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ANNÉE  1696. 


RECETTE. 


28  décembre  1695  : de  M.  Jean-Baptiste  Brunet, 
garde  du  Trésor  royal,  îoooooo**  pour  employer  au 
payement  des  dépenses  que  S.  M.  a ordonné  estre  faites 
pour  ses  bâtiments  pendant  l’année  1696,  et  8333**  6’  8d 

pour  les  taxations  dud.  trésorier ioo8333**  6“  8d 

5 janvier  1 696  : du  nommé  Dupont,  tapissier,  pour 
son  payement  d’un  dessus  de  forme  et  d’un  dessus  de 
tabouret  de  laine,  ouvrage  de  la  Savonnerie,  qu’il  a four- 
nis au  Garde-meuble  de  la  Couronne,  contenans  en- 
semble une  aune  1/2  1/6  5/72  carrée  en  superficie,  à 
raison  de  i65**  l’aune,  et  2**  7*  8d  pour  les  taxations  dud. 

trésorier 288**  i6s  iod 

7 janvier  : de  luy,  7055**  i8’8d  pour  délivrer  au 
nommé  Gauray,  menuisier,  pour,  avec  52  00**  qu’il  a 
cy-devanl  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  12255** 
181  8d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il 
a faits  tant  au  château  de  Versailles  qu’aux  dehors  d’iceluy 
depuis  1 683  jusqu’à  présent,  et  58**  i5s  nd  pour  les 

taxations 1 7 1 1 A**  1 A’  7d 

1 5 janvier  : de  luy,  17105**  175  pour  délivrer  au 
sr  Chartier,  tuteur  des  enfans  mineurs  du  feu  sr  Fran- 
çois Le  Roux  de  la  Tour  , contrôleur  d’office  de  la  Maison 
du  Roy,  pour  son  remboursement  du  fonds  et  des  héri- 
tages et  non- jouissance  d’iceux,  apartenant  aux  susd. 
enfans  mineurs,  occupez  par  les  travaux  faits  par  ordre 
de  S.  M.  sur  la  butte  de  Montboron  en  168 A,  et  iA2** 

1  is  pour  les  taxations  . . . 172A8**  81 

1 En  marge,  cette  note  : «En  augmentations  de  gages  en 
donnant  2000**.» 
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21  janvier  : du  sr  Brunet,  1 2725**  gs  gd  pour  délivrer 
au  sr  Nivet,  menuisier,  pour,  avec  8 A 800**  qu’il  a cy-devant 
reçeus,  faire  le  payement  de  97625**  9’  gd  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  pour  le 
service  de  S.  M.  en  ses  maisons  royales  depuis  1682 
jusqu’à  présent,  et  106**  1 id  pour  les  taxations  du  tréso- 
rier2  i283i**ios8d 

20  février:  de  luy,  332o3**5s  iod  pour  délivrer  aux 
héritiers  d’ÉnENNE  Carel  et  à Nicolas  Garel,  son  fils, 
menuisiers,  pour,  avec  239935**  qu’ils  ont  cy-devant 
reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  2781 38**  i5”  iod  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’ils  ont  faits 
aux  châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye,  Versailles, 
Trianon  et  leurs  dépendances  depuis  1682  jusqu’en 
1 6g 3 , et  276**  i3s  1 id  de  taxations3 . . 3 3 A 7 gf*  1 9*  g*1 
De  luy,  A770**  pour  délivrer  au  nommé  Houassë, 
peintre,  pour,  avec  23oo**  qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire 
le  parfait  payement  de  7070**  à quoy  montent  les  ta- 
bleaux qu’il  a faits  et  livrez  tant  à la  paroisse  de  Versailles 
qu’au  château  de  Trianon  en  1686  et  1688,  et  38**  i5  8d 

pour  les  taxations4. A808**  is  8d 

De  luy,  2A26**  5’  84  pour  délivrer  au  sr  HERLANTet  Cie, 
pour  la  voiture  de  Paris  au  port  de  Valvin  de  102  blocs 
de  pierre  d’Arqueuil , de  la  fourniture  et  pareille  voiture 

2 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  doubler..» 

3 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  payant 
10000**.» 

4 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
2000**.» 
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de  110  blocs  de  pierre  de  Saint-Leu,  le  tout  pour  le 
château  de  Fontainebleau,  en  1688,  et  de  86  tonneaux 
de  pierre  de  Saint- Leu  qu’il  a livrez  au  port  de  Mante 
pour  le  portail  de  l’avant-cour  du  château  de  Maintenon 
en  1686,  et  20**  4 3 4d  pour  les  taxations1 . . . 9446**  103 
96  février  : de  luy,  t459**  pour  délivrer  à la  veuve 
et  héritiers  du  nommé  Aubry,  paveur,  pour,  avec  1 9 1 00** 
qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de 
i3552**  à quoy  montentles  ouvrages  de  pavé  par  lui  faits 
au  château  de  Chambord  en  1 683 , et  12**  g3  pour  les 

taxations2 i464**  23 

a4  mars:  de  luy,  3o63**  163  pour  délivrer  aux  nommés 
Houdoin,  Duret  et  héritiers  Collinot,  jardiniers,  pour, 
avec  âigoo**  qu’ils  ont  cy-devant  reçeus',  faire  le  parfait 
payement  de  khz 63**  163  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  recouppes,  gazons  et  treillages  qu’ils  ont  faits  dans  le 
jardin  du  château  de  Versailles  pendant  i685,  1686, 
1687,  et  25**  103  8d  pour  les  taxations3. . . 3o8gtt  63  8d 
g5  mars  : de  luy,  1774**  63  4d  pour  délivrer  au  nommé 
Bergeron  le  jeune,  entrepreneur,  pour,  avec  834g7** 
qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de 
85271**  63  4d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  aux  deux  réservoirs  du  Parc-aux- Cerfs 
et  aux  faisanderies  de  Rennemoulin  et  de  Moulineaux, 
depuis  l’année  i68â  jusqu’en  1688,  et  i4**i53  8d  pour 

les  taxations4 1789**  93 

99  mars  : de  luy,  3 1 9.3**  g5  6d  pour  délivrer  au 
nommé  Collin,  paveur,  pour  son  payement  des  ouvrages 
de  pavé  qu’il  a faits  à la  grande  écurie  du  Roy,  à Ver- 
sailles, en  1682,  et  26**  123  3d  pour  les  taxations5. . . . 

3a2ott  1*  9d 

1"  avril:  de  luy,  38g45**  193  iod  pour  délivrer  au 
sieur  Tirade,  entrepreneur,  pour,  avec  38ooo**  qu’il  a 
cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  7662/1** 
2 3 6d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il 
a faits  à la  Ménagerie  et  à l’avant-cour  du  château  de 
Versailles  depuis  i663  jusqu’en  1666,  et  321**  1 7S  Z»d 
pour  les  taxations6 38g45**  19*  iod 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
12001f.» 

2 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
i5â8u.» 

3 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
1 5oo*h» 

4 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
92  ô11.» 

5 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
aooott  » 

0 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
1 5ooott.» 


h 

i3  avril  : de  luy,  3 119+*  i6s  id  pour  délivrer  aux 
nommés  Gautier,  Fouquet  et  Beignet,  entrepreneurs, 
pour,  avec  26850**  qu’ils  ont  cy-devant  reçeus,  faire  le 
parfait  payement  de  29969**  1 6S  1 d à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  et  conroy  qu’ils  ont  faits  pour 
la  construction  du  réservoir  de  la  Charité  d’Avon , dans 
le  parc  de  Fontainebleau,  pendant  les  années  1 685, 1686 
et  1687,  et  26**  pour  les  taxations 7 3 i 45**  163  id 

De  luy,  600**  pour  délivrer  aux  héritiers  du  nommé 
Gilbon  , pour  leur  remboursement  tant  du  fonds  que  de 
la  non  jouissance  d’une  maison,  cour,  jardin  et  grange 
à eux  apartenans , sçituez  dans  la  grande  rue  du  village  du 
Perray,  lesquels  sont  innondez  par  les  eaux  de  l’étang 
que  le  Roy  a fait  faire  dans  led.  village,  et  5**  pour  les 
taxations 6o5** 

3 h avril  : de  luy,  2 55o**  pour  délivrer  à la  veuve  du 
nommé  Calmard,  artificier,  pour,  avec  2200**  qu’il  a 
cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  A 750**  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  feux  d’artifices  qu’il  a faits 
et  fournis  au  magasin  du  Roy  en  1679,  et  21**  5S  pour 
les  taxations8 9.571**  53 

i5  avril  : de  luy,  29 10*1  pour  délivrer  aux  nommez 
Lecomte,  Drouilly  et  veuve  Legeret,  sculpteurs,  pour, 
avec  5200**  qu’ils  ont  cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait 
payement  de  8110**  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
sculpture  du  modelle  du  Triomphe  de  Vénus  pour  l’un 
des  deux  grands  bassins  du  parterre  en  face  du  château 
de  Versailles  et  autres  par  eux  faits  pour  le  service  du 
Roy  pendant  les  années  i685,  1687  et  1688,  et  24**  5S 
pour  les  taxations9 2g34**  55 

21  avril:  de  luy,  1750**  pour  délivrer  aux  srs  Bou- 
logne frères,  peintres,  pour,  avec  2200**  qu’ils  ont  cy- 
devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  3g5o**  à 
quoy  montent  treize  tableaux  qu’ils  ont  faits  pour  le 
service  du  Roy  et  qui  ont  esté  posez  tant  à la  chapelle 
du  château  de  Versailles  et  à Trianon  qu’à  l’église  de 
Saint-Cyr,  en  t688,  et  iâ**  113  8d  pour  les  taxations10.. 

176/1**  1 13  8d 

22  avril  : de  luy,  3177**  13  6d  pour  délivrer  au  nommé 
Texier,  pour,  avec  4200**  qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire 
le  parfait  payement  de  7377**  13  6d  à quoy  montent  les 
marchandises  de  cuivre  et  de  fer  qu’il  a fournis  pour  le 

7 En  marge  : «En  rentes  viagères.» 

8 Idem. 

9 Idem. 

10  En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
875**.» 
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service  du  Roy  en  1 684 , et  26++  g3  6d  pour  les  taxations1 

32o3++  1 i3 

29  avril  : de  luy,  5oo++  pour  délivrer  à la  veuve  de 
Brieciianron,  à compte  du  remboursement  des  terres 
qui  luy  ont  esté  prises  par  ordre  du  Roy  pour  l’étang  de 
Trappes,  et  4++  33  4d  pour  les  taxations.  . . . 5o4++ 33  4d 
5 may  : de  luy,  2766++  pour  délivrer  à la  veuve  Morel  , 
artificier,  pour,  avec  3ooo++  qu’il  a cy-devant  reçeus, 
faire  le  portait  payement  de  57 56tt  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  feux  d’artifice  qu’il  a faits  et  livrez  pour  le 
service  du  Roy  en  1679,  et  22+*  193  4d  pour  les  taxations2 

2778+1  198  4d 

De  luy,  600++  pour  délivrer  au  nommé  Blanchard, 
peintre,  pour,  avec  8oo++  qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire 
le  parfait  payement  de  i4oo++  à quoy  montent  cinq  ta- 
bleaux qu’il  a faits  et  livrez  pour  le  Roy  et  qui  ont  esté 
posez  tant  à Trianon  qu’à  l’église  paroissialle  de  Ver- 
sailles en  1688,  et  5++  pour  les  taxations  du  trésorier3.. 

6o5*+ 

De  luy,  1200*+  pour  délivrer  au  nommé  Jouvenet, 
peintre,  pour,  avec  1200*+  qu’il  a cy-devant  reçeus, 
faire  le  parfait  payement  de  245o++  à quoy  montent  sept 
tableaux  qu’il  a faits  et  livrez  pour  le  Roy,  posez  tant  à 
Trianon  cl  à l’église  paroissialle  qu’à  l’église  de  Saint- 
Cir,  en  1688,  et  1 o++  pour  les  taxations4..  ....  1210++ 
De  luy,  188  5++  1 os  pour  délivrer  à la  veuve  du  nommé 
Caresme,  artificier,  pour,  avec  2700++  qu’il  a cy-devant 
reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  4585++  ios  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  feux  d’artifice  qu’il  a faits  et 
livrez  pour  le  Roy  en  1 670 , et  1 5++  1 4S  3d  pour  les  taxa- 
tions5   1 90 1 *+  4*  3d 

De  luy,  286++  9*  2d  pour  délivrer  au  nommé  Dupont, 
tapissier,  pour  son  payement  d’un  dessus  de  forme  et 
d’un  dessus  de  tabouret  de  laine,  ouvrages  de  la  Savon- 
nerie, qu’il  a fournis  au  Garde-meuble  de  la  Couronne, 
contenans  ensemble  une  aune  1/2  1/6  5/72  carrée  en 
superficie,  à raison  de  1 65++  faune,  et  2++  7’ 8d  pour  les 

taxations 288++  163  iod 

8 may:  de  luy,  3ooo++  pour  délivrer  aux  prestres  de 
la  Mission  establis  à Fontainebleau  pour  leur  subsistance 
et  enlretennement  pendant  les  six  premiers  mois  de  la 
présente  année  1696,  y compris  les  taxations..  . 3ooo++ 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
3i77tt.» 

2 En  marge  : «En  rentes  viagères.» 

3 Idem. 

4 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
600++.» 

5 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  doublant.» 


12  may  : de  luy,  1900++  pour  délivrer  au  s1'  Corneille, 
peintre , pour,  avec  2800++  qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire 
le  parfait  payement  de  4700++  à quoy  montent  huit  ta- 
bleaux qu’il  a faits  pour  le  service  du  Roy  et  qui  ont  esté 
posez  tant  au  château  de  Trianon  et  à la  parroisse  de 
Versailles  qu’au  château  de  Fontainebleau  depuis  1 684 
jusqu’en  1688,  et  i5++  163  8d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier6  1915++ 1 6“  8d 

19  may  : de  luy,  655i++  2S  pour  délivrer  à la  veuve 
Richard,  serrurier,  pour,  avec  345o++  qu’elle  a cy-devant 
reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  toooi++  23  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’elle  a fait  faire 
au  château  de  Versailles  et  aux  bâtimens  des  dehors 
d’iceluy  en  1 683  et  1 684  , et  54++ 1 is  1 od  pour  les  taxa- 
tions7  66o5++i33iod 

De  luy,  1 343++  pour  délivrer  au  nommé  Mazeline  et 
à la  veuve  Houzeau,  sculpteurs,  pour,  avec  13270*+  qu’ils 
ont  cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  1 46 1 3++ 
à quoy  montent  les  ouvrages  d’architecture  et  de  sculp- 
ture de  marbre  et  de  métail  qu’ils  ont  fait  en  1 68 3 à la 
fontaine  de  la  Gloire,  à l’Arc-de- triomphe  du  jardin  de 

Versailles,  et  ti++33iod  pour  les  taxations8 

1 354++  g3  ! 0d 

De  luy,  1 1703++  4S  id  pour  délivrer  au  nommé  Rivet, 
menuisier,  pour,  avec  396100*+  qu’il  a cy-devant  reçeus, 
faire  le  parfait  payement  de  3o78o3*+  4S  id  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  tant 
aux  châteaux  de  Versailles,  Saint-Germain-en-Laye  et 
Marly  qu’autres  endroits,  depuis  1678  jusqu’à  présent, 

et  97++  ios  6d  pour  les  taxations9 1 1800++  i4s  711 

22  may  : de  luy,  21708*+  17“  1 id  pour  délivrer  au 
nommé  du  Cors,  menuisier,  pour,  avec  4g3oo++  qu’il 
a cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  70958++ 
1 7“  1 id  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il 
a faits  au  château  de  Versailles  et  aux  bâtimens  des  de- 
hors d’iceluy  depuis  l’année  1681  jusqu’à  présent,  et 

1 80+*  183  2d  pour  les  taxations  10 2 1889++  1 63  id 

a juin  : de  luy,  i5353++  43  nd  pour  délivrer  aux 
nommez  Noiret  et  Menoit,  marchands,  pour,  avec 
io3664++  i2s7d  qu’ils  ont  cy-devant  reçeus,  faire  le 
parfait  payement  de  1 1 901  7++  17’  6d  à quoy  montent  les 

6 En  marge  : «E11  rentes  viagères.» 

7 Idem. 

8 Idem. 

8 Idem. 

10  Enmarge:  «En  augmentations  de  gages  en  donnant6ooott. 
Cette  ordonnance  n'est  bonne  que  pour  20469'+ 1 7*  3d,  y compris 
165*+  3‘6d  pour  les  taxations  du  trésorier,  à raison  de  a,f  par 
livre.» 
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marchandises  de  cuivre , de  potin , de  gros  fers  et  ouvrages  | 
de  serrurerie  qu’ils  ont  fournis  pour  le  service  du  Roy 
tant  au  château  de  Versailles  et  autres  lieux  de  la  dépen- 
dance d’iceluy  qu’à  la  Machine,  depuis  1682  jusqu’à 
présent,  et  1 97++  185  iod  pour  les  taxations  du  trésorier1 

1 5A8i  H 3S  9d 

9 juin  : de  luy,  1180++  pour  délivrer  aux  principal, 
procureur  et  boursiers  du  collège  de  Cambray,  pour  le  dé- 
dommagement, pendant  l’année  dernière  1695,  de  leurs 
bâtimens  qui  ont  esté  démolis  par  ordre  de  S.  M.  pour 
la  construction  du  Collège  de  France,  et  9++  165  8d  pour 

les  taxations 1189^  i6’8d 

1G  juin  : de  luy,  2 54 9+1  i3s4d  pour  délivrer  aux 
héritiers  du  nommé  Le  Jongleur,  fontainier,  sçavoir: 
i33tt  pour  le  payement  des  tuyaux  de  grais  qu’il  a 
fourny  pour  les  décharges  de  l’aqueduc  qui  conduit  les 
eaux  de  Trappes  sur  la  butte  Montboron,  et  2 4 1 6++ 

1 3 5 hA  pour  la  pension  de  2000*+  par  an  que  S.  M.  luy  a 
accordée  depuis  le  ior  janvier  i6q3  jusqu’au  i5  mars 
1 69 4 , et  2 1 tt  4S  nd  pour  les  taxations2.  2570++  i85  3d 
De  luy,  1 1 38++  1 8S  pour  délivrer  à la  veuve  Fontelle, 
sculpteur,  pour,  avec  4 270++  qu’il  a cy-devant  reçeus, 

„ faire  le  parfait  payement  de  54 0 8H  i8s  à quoy  montent 
deux  vases  de  marbre  blanc,  deux  vases,  deux  coquilles 
et  deux  masques  de  plomb,  et  autres  ouvrages  de  sculp- 
ture qu’il  a faits  et  posez  dans  le  jardin  du  château  de 
Versailles  depuis  1 683  jusqu’en  1686,  et  9++  g 5 10d  pour 

les  taxations3 1 1 4 8t+  7*  1 od 

ai  juin  : de  luy,  64 5 6S  pour  délivrer  au  nommé  i 
Richon,  voiturier,  pour  1060  blocs  de  marbre  de  diffé- 
rentes couleurs  qu’il  a chargez  et  voilurez  dans  les  ma- 
gasins du  Roy  depuis  le  29  mars  1688  jusques  et  y 
compris  le  6 septembre  1689,  et  53++  163  pour  les  taxa- 
tions 4 5 65io++  25 

28  juin  : de  luy,  3979++  85  pour  délivrer  à la  veuve 
Vigoureux,  serrurier,  pour,  avec  2100++  qu’il  a cy-devant 
reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  6079++  8S  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aux 
pompes  et  petit  parc  du  château  de  Versailles  en  1 683 

et  33++ 2S  iodpour  les  taxations 5 4oi2++  io‘  iod 

12  juillet:  de  luy,  2593++is7d  pour  délivrer  aux 

1 En  marge  : «En  rentes  viagères. » 

2 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
1 5oo++.:: 

3 En  marge  : «En  rentes  viagères.-» 

4 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
3634++.» 

5 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 


nommez  Leroy  et  Devert,  serruriers,  pour,  avec  8200++ 
qu’ils  ont  cv-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de 
10793^  is  7d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie 
qu’ils  ont  faits  tant  au  château  de  Versailles  et  aux  bâ- 
timens  des  dehors  d’iceluy  qu’à  Noisy,  depuis  168  4 jus- 
qu’en 1688,  et  2 1 tt  12’  2d  pour  les  taxations6 

. » 261 4++  1 35  9d 

là  juillet  : de  luy,  2609++  pour  délivrer  aux  héritiers 
du  nommé  Houët,  terrassier,  pour,  avec  46898++  qu’il  a 
cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  49607*+  à 
quoy  montent  les  terres  qu’il  a fouillées  et  transportées 
sur  la  grande  avenue  en  face  du  château  de  Versailles 
et  autres  endroits  depuis  l’année  1682  jusqu’en  1686, 

et  2 1 ^ i4s  iod  au  trésorier7 263o+t  i4s  iod 

29  juillet  : de  luy,  284+t  3’  4d  pour  délivrer  au  nom- 
mé Dupont,  tapissier,  pour  son  payement  d’un  dessus  de 
forme  et  d’un  dessus  de  tabouret  de  laine,  ouvrage  de 
la  Savonnerie,  qu’il  a fournis  au  Garde-meuble  de  la 
Couronne,  contenans  ensemble  une  aune  1 3/i 8 carrée 
en  superficie,  à raison  de  1 65++  l’aune,  et  2*+  7*  4d  pour 

les  taxations 2 86+t  ios  8d 

5 aoust  : de  luy,  4o  1 1 tt  gs  pour  délivrer  aux  nommez 
Houdoin  et  héritiers  Pierre  Collinot,  jardiniers,  pour, 
avec  i3oo++  qu’ils  ont  cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait 
payement  de  53 1 1++  9’  à quoy  montent  les  défrichemens 
de  bois  qu’ils  ont  faits  en  1 683  aux  allées  de  la  grande 
avenue  en  face  du  château  de  Versailles  au-dessus  de 
Porchefontaine  et  les  treillages  d’échalats  et  fil  de  fer 
qu’ils  ont  faits  et  fournis  tant  à Trianon  qu’à  Marly,  et 

33++  8*  6d  pour  les  taxations8 4 0 4 4 ++  1 7“  6d 

11  aoust  : de  luy,  285o++  pour  délivrer  au  nommé 
Flamand,  sculpteur,  pour  une  figure  de  marbre  blanc 
représentant  Caliston( sic)  compagne  de  Diane,  qu’il  a faite 
et  posée  dans  le  jardin  du  château  de  Marly  en  la  pré- 
sente année,  et  23++  i5’pour  les  taxations9.  2873++  i5’ 
18  aoust  : de  luy,  368o++  i5’6d  pour  délivrer  aux 
nommez  Briquet,  Taupin,  Caffieri  et  aux  veuves  Pineau  , 
Barbe,  Legrand  et  Le  Comte,  sculpteurs,  pour,  avec 
53 5o++  qu’ils  ont  cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  paye- 
ment de  go3o++  i55  6d  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
sculpture  qu’ils  ont  faits  tant  au  château  de  Versailles 

0 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
1 5oott.» 

7 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
1000++.» 

8 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
2000++. » 

9 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  doubler.): 


aooo,t.)) 
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ANNÉE  1 696. 

qu’à  la  parroisse  el  aux  Récolets,  depuis  1 68 A jusqu’en 
1690,  et  3o"  i35  5d  pour  les  taxations1.  3 7 1 1 w 83  1 id 

De  luy,  i5oo"  pour  délivrer  aux  héritiers  du  nommé 
Dugoulon,  sculpteur,  pour,  avec  25oo"  qu’il  a cy-devant 
reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  Aooo"  à quoy  mon- 
tent deux  grands  vases  de  marbre  blanc  qu’il  a faits  et 
posez  dans  le  jardin  de  Versailles,  depuis  l’année  1 68 A 
jusqu’en  1 688 , et  1 2"  1 o3  pour  les  taxations2.  1 5i  a*+  103 

De  luy,  1219"  pour  délivrer  au  nommé  Chevalier, 
menuisier,  pour,  avec  io5o"  qu’il  a cy-devant  reçeus, 
faire  le  parfait  payement  de  2269"  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  en  divers  endroits  des 
dehorsdu  château  deVersailles,  depuis  1 687  jusqu’à  la  fin 
demay  1691,  et  10"  33  2d  pour  les  taxations3.  1 229^3’ 2d 

1 8 aoust  : de  luy,  38  A"  pour  délivrer  au  nommé  Go- 

det, garçon  fontainier  à Versailles,  pour  son  rembour- 
sement du  prix  principal  et  de  la  non  jouissance  pendant 
douze  années  de  quarante  perches  de  pré  à luy  aparte- 
nans,  occupez  par  le  grand  pont  de  Bue  depuis  1 68 A , 
et  3"  A3  pour  les  taxations 387W  A* 

23  aoust:  de  luy,  5127"  ios  pour  délivrer  à Renault, 
serrurier,  pour  les  fers  corroyez  et  autres  qu’il  a livrez 
et  mis  en  place  pour  la  provision  de  la  Machine  pen- 
dant 1686,  1687,  1690  et  1692,  et  A2"iA38dpour 
les  taxations4 5 5170"  8S  8d 

De  luy,  987"  ios  pour  délivrer  à la  veuve  et  aux  hé- 
ritiers du  nommé  Gervais,  artificier,  pour,  avec  2200" 
qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de 
3 1 87^  103  à quoy  montent  les  ouvrages  de  feu  d’arti- 
fice qu’il  a livrez  pour  le  service  de  S.  M.  en  1680,  et 
8"  A*  7'1  pour  les  taxations5 gg5tt  1[la  ^ 

28  aoust  : de  luy,  33723 N ios  iod  pour  délivrer  à la 
veuve  et  héritiers  du  nommé  Boutrait,  serrurier,  pour, 
avec  79 A 60"  qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait 
payement  de  1 1 3 j 8 3 *+  103  iod  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  serrurerie  par  luy  faits  au  château  de  Sainl- 
Germain-en-Laye , depuis  et  compris  i663  jusqu’à  la  fin 
de  1692 , et  281"  pour  les  taxations 6.  . 3AooA"ii35d 

2 septembre  : de  luy,  i5oo"  pour  délivrer  au  sr  Petit 

1 En  marge  : «En  rentes  viagères.» 

2 Idem. 

3 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
570".» 

4 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 

2000".M 

5 En  marge  : «En  rentes  viagères.» 

* En  marge  : «Payable,  sçavoir  : 17000"  en  augmenta- 
tions dégagés,  et  le  surplus  en  rentes  viagères  en  donnant 
8000".» 


— RECETTE. 

de  Fontainebleau,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a ac- 
cordée pendant  l’année  écheue  au  mois  d’octobre  1695, 

et  12"  ios  pour  les  taxations 1612"  io! 

De  luy,  2000"  pour  délivrer  au  sr  Frosne,  par  grati- 
fication, en  considération  des  dépenses  extraordinaires 
qu’il  a esté  obligé  de  faire  pour  les  voyages  de  Meudon 
et  pour  le  remboursement  des  héritages  occupez  par  les 
travaux  que  S.  M.  a ordonne  estre  faits  aux  environs  de 
Versailles,  et  16"  i33  Ad  pour  les  taxations.  2016"  i33  Ad 
6 septembre  : de  luy,  A 209"  9"  6d  pour  délivrer  aux 
héritiers  du  nommé  Amiot,  terrassier,  pour,  avec  7o36ott 
qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de 
7 A 5 69^+  g3  6d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  terrasse 
et  de  corroy,  pave  de  pierre  sèche  et  autres  ouvrages  qu’il 
a faits  pour  le  service  de  S.  M.  en  divers  endroits  de  la 
dépendance  du  château  de  Versailles  depuis  1681  jus- 
qu’en 1687,  et  35"  13  6d pour  les  taxations7.  A2AA"  1 is 
De  luy,  2920"  pour  délivrer  au  sr  Legros,  sculpteur, 
pour,  avec  2100"  qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire  le  par- 
fait payement  de  5o 2 0"  pour  une  figure  de  marbre  blanc 
représentant  la  Vénus,  de  Richelieu,  sortant,  du  bain, 
d apres  1 antique,  qu  il  a faite  et  posée  dans  le  jardin  de 
Versailles,  et  autres  ouvrages  de  sculpture  par  luy  faits 
pour  le  service  du  Roy  depuis  1 685  jusqu’à  présent, 

et  2 A"  G3  8d  pour  les  taxations8..  . 29  A A"  6’8d 

2A  aoust  : de  luy,  38327"  33  7d  pour  délivrer  aux 
nommez  Laporte  et  Aubert,  charpentiers,  pour,  avec 
685853"  g3  Ad  qu’ils  ont  cy-devant  reçeus,  faire  le  par- 
fait payement  de  72A180"  123  1 id  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  charpenterie  qu’ils  ont  faits  à la  machine  de 
Marly  et  aux  endroits  qui  en  dépendent,  depuis  1681 
jusqu  en  1 6 8 5 , et  3 19"  7’  iod  pour  les  taxations  du  tré— 

soriei>9  386A6"  1 13  5d 

i3  septembre  : de  luy,  11 25"  A3  2d  pour  délivrer  au 
nommé  Froment,  serrurier,  pour,  avec  1986"  3S  qu’il  a 
cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  3i  1 1"  7’  2d 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits 
aux  batiments  des  dehors  du  château  de  Versailles  depuis 
1 685  jusqu’en  1687,  et  8"io3  tod  pour  les  taxations 

du  trésorier10 11 33"  j5s 

*6  septembre  : de  luy,  i2i55"  A3  iod  pour  délivrer 
aux  nommez  de  Lotte  et  Levé,  entrepreneurs,  pour,  avec 

E11  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  payant 
2390".» 

s En  marge  : «En  renies  viagères.» 

9 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
ioooo".» 

10  En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
Coo".» 
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207920**  qu’ils  ont  cy-devant,  reçeus,  faire  le  parfait 
pavement  de  272135**  1 9“  iod  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  tant  aux  pavillons 
des  réservoirs  et.  aux  petites  écuries  à Versailles  qu  a 
l’église  parroissiale  et  à l’abreuvoir  de  Saint-Germain-en- 
Laye  depuis  1681  jusqu’en  1688,  et  101**  5S  iorl  pour 
les  taxations  1 • 12  256**  10  8e1 

De  luy,  7365**  1 6S  4d  pour  délivrer  au  nommé  Roger, 
serrurier,  pour,  avec  38698**  i35  nd  qu’il  a cy-devant 
reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  45864**  ios  3d  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aux 
châteaux  de  Versailles  et  Saint-Germain-en-Laye  depuis 
1 684  jusqu’en  1691,  et  6i**  f 8d  pour  les  taxations1 2. , 
, 7627**  4S 

23  septembre  : de  luy,  585o**  pour  délivrer  au  nom- 
mé Barrois,  sculpteur,  pour,  avec  4 100**  qu’il  a cy-de- 
vant reçeus,  faire  le  parfait  payement  de-  99^0**  pour 
deux  Termes  représentans  Verlumne  et  Pomone,  et  un 
grand  vase,  le  tout  de  marbre  blanc,  qu’il  a faits  et 
posez  dans  les  jardins  de  Versailles,  et  autres  ouvrages 
de  sculpture  par  luy  faits  depuis  1686  jusqu’à  présent,  et 
48**  i5s  pour  les  taxations3 5898**  i5* 

29  septembre  : de  luy,  88o5**  i5s  pour  délivrer  au 

nommé  Lisqui,  marbrier,  pour,  avec  34 106**  5 5 2d  qu’il 
a cy-devant  reçeus , faire  le  parfait  payement  de  6291 2**  2d 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  aux 
châteaux  de  Versailles,  Trianon , Marly  et  autres  endroits , 
depuis  1679  jusqu’en  1689,  et  73**  7“  7d  pour  les  taxa- 
tions4 5  8878**  78  7d 

30  septembre  : de  luy,  1190**  3*  iA  pour  délivrer  au 

nommé  Ergot,  marbrier,  pour,  avec  3 8 00**  qu’il  a cy-de- 
vant reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  6990**  3S  id  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  tant 
aux  châteaux  de  Versailles  et  Trianon  qu’autres  endroits 
pendant  les  années  1687  et  1688,  et  9**  i8s  3d  pour  les 
taxations5 1200*+ is5d 

a octobre  : de  luy,  6220**  i3s  4d  pour  délivrer  aux 
nommez  Misson,  Derbais,  Ghiert,  Chausson  et  Baudin, 
marbriers,  pour,  avec  29671**  9“  6d  qu’ils  ont  cy-de- 
vant reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  35692**  2S  iod 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  marbre  qu’ils  ont  faits 

1 En  marge  : «8i55**  4S  en  augmentations  de  gages  en  don- 
nant 35oott,  et  4ooott  en  rentes  viagères.» 

2 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  donner 
d’argent.» 

3 En  marge  : «En  l’entes  viagères.» 

4 Idem. 

5 Idem. 


aux  châteaux  de  Versailles  et  de  Saint-Germain-en-Laye 
depuis  l’année  1679  jusqu’en  1688,  et  5i**  163  8d  pour 

les  taxations6 6272**  105 

9 octobre  : de  luy,  286**  9’  2d  pour  délivrer  au  nom- 
mé Dupont,  tapissier,  pour  son  payement  d’un  dessus 
de  forme  et  d’un  dessus  de  tabouret  de  laine,  ouvrage  de 
la  Savonnerie,  qu’il  a fournis  au  Garde-meuble  de  la 
Couronne,  contenant  ensemble  1 aune  11/26  5/72  car- 
rée en  superficie,  à raison  de  1 65**  l’aune,  et  2**  7S  9'* 

pour  les  taxations  du  trésorier  7 288**  1 6S  1 id 

22  novembre  : de  luy,  5791**  8S  pour  délivrer  aux  hé- 
ritiers du  nommé  Lemaire,  fayancier, pour  son  payement 
des  vases  de  fayance  et  autres  marchandises  qu’il  a four- 
nies pour  les  jardins  des  châteaux  de  Versailles,  Trianon, 
Saint-Germain-en-Laye  et  Fontainebleau,  depuis  1676 
jusqu’en  1 683 , et  48*+  5S  pour  les  taxations8.  5839**  l%‘ 
De  luy,  1800+t  pour  délivrer  au  sr  Coypel  le  père, 
peintre,  pour,  avec  1000**  qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire 
le  parfait  payement  de  2800**  pour  six  tableaux  qu’il  a 
faits  et  livrez  pour  le  service  du  Roy,  dont  trois  posez  à 
Trianon  et  les  trois  autres  à la  parroisse  de  Versailles, 
depuis  l’année  1686  jusqu’en  1689,  et  1 5**  pour  les  ta- 
xations9  i8i5++ 

2 3 novembre  : de  luy,  200**  pour  délivrer  au  sr  Pel- 
lerin  , trompette  des  gens-d’armes  de  la  garde  du  Roy,  à 
compte  de  son  remboursement  des  bonnes  terres  qui  ont 
esté  prises  dans  ses  hérittages  scituez  à Marly  pour  estre 
transportées  dans  le  jardin  de  Marly,  et  1**  i3“  4d  pour 

les  taxations 20 1+*  i3s4'’ 

2 4 novembre  : rie  luy,  6358**  6S  6d  pour  délivrer  aux 
nommez  Misson  et  Derbais,  marbriers,  pour,  avec 
22453**  ns  id  qu’ils  ont  cy-devant  reçeus,  faire  le  par- 
fait payement  de  28811*+  17“  6d  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  marbre  qu’ils  ont  faits  au  château  de  \ ersailles 
depuis  1 685  jusqu’en  1689,  et  52++  iqs  8d  pour  les  ta- 
xations 10 64ii**6!2d 

De  luy,  1200**  pour  délivrer  au  nommé  Lafosse, 
peintre,  pour,  avec  600**  qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire 
le  parfait  payement  de  1800**  pour  trois  tableaux  qu’il  a 

6 En  marge  : «En  rentes  viagères.» 

7 En  marge  : «Ceci  est  peu  intelligible  en  le  raprochant 
du  2e  art.  du  fol.  ier  recto;  le  considérer  comme  double  em- 
ploy.» 

8 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
2000**.» 

9 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
900**.» 

10  En  marge  : «En  rentes  viagères.» 
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ANNÉE  1696. 


RECETTE. 
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faits  et  qui  ont  esté  posez  à Trianon  en  1 688 , et  io** 

pour  les  taxations  1 1 2 1 

a5  novembre  :deluy,  1839/1+*  6*  pour  employer  au  rem- 
boursement du  prix  principal  des  terres , prez , bois  et  vignes 
qui  ont  esté  pris  pour  les  travaux  que  le  Roy  fait  faire  à 
Marly  et  pour  la  non  jouissance  des  terres  qui  ont  esté 
fouillées  pour  en  prendre  les  bonnes  qui  ont  esté  portées 
dans  le  jardin  de  Marly,  et  i53**53  8d  pour  les  taxa- 
tions  185/17++  5‘  8d 

De  luy,  .807 6++  16’  pour  employer  au  parfait  rembour- 
sement du  prix  principal  et  non  jouissance  des  terres  la- 
bourables occupées  par  les  rigolles  faites  dans  les  plaines 
de  Triveau,  la  Boursillière  et  Montrelain  pour  conduire 
les  eaux  desd.  plaines  dans  le  parc  de  Meudon,  et 

20**  123  gd  pour  les  taxations 3io2**83gd 

De  luy,  1 01 867**  1 5“  id  pour  délivrer  au  nommé  The- 
venot,  entrepreneur,  pour,  avec  326775*+  qu’il  a cy-de- 
vant  reçeu9,  faire  le  parfait  payement  de  /1 2 7 6 4 2 *+  1 5S  id 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  et  autres 
qu’il  a fait  faire  tant  pour  le  modèle  de  l’arc- de-triomphe 
du  faubourg  Saint-Antoine,  fondations  dud.  arc  et  con- 
struction des  quatres  piles  faisant  la  hauteur  des  pieds 
d’estaux  et  bazes  des  pilastres  au  dessus  pour  led.  arc, 
que  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  château 
de  Noisy  depuis  l’année  1669  jusqu’en  i685,  et 
848++  1 63  7d  pour  les  taxations 2. .....  102716**  i43  8d 

2 décembre  : de  luy,  3oooo**  pour  délivrer  au  nom- 
mé Bailly,  entrepreneur,  pour  parfait  payement  des  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a faits  à Marly  pendant  la 
présente  année,  et  25o**  pour  les  taxations3 . . 3o25o** 
De  luy,  25ooo**  pour  délivrer  au  nommé  Lemaistre  le 
neveu,  entrepreneur,  pour  son  parfait  payement  des  ou- 
vrages qu’il  a faits  à Meudon  pendant  la  présente  année, 

et  208**  6S  8d  pour  les  taxations4 25208**  63  8d 

De  luy,  8000**  pour  délivrer  au  nommé  Aubebt,  char- 
pentier, pour  son  parfait  payement  des  ouvrages  de  char- 
penterie qu’il  a faits  à Marly  pendant  la  présente  année, 

et  66**  i33  4d  pour  les  taxations5 8066**  i3s  4d 

De  luy,  6000**  pour  délivrer  au  nommé  Malet,  char  - 
pentier, pour  son  parfait  payement  des  ouvrages  de  char- 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
600**. 

2 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

3 Idem. 

4 Idem. 

* Idem. 


penterie  qu’il  a faits  à Versailles  et  à Meudon  pen- 
dant la  présente  année,  et  5o+*  pour  les  taxations6 

6o5o** 

6 décembre  : de  luy,  4o2  5**  9*  7d  pour  délivrer  au 
nommé  Fordrin,  serrurier,  pour  son  parfait  payement  des 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de  Ver- 
sailles depuis  168/1  jusqu’en  1687,  et  33**  103  1 id  pour 

les  taxations7 4 o5g+*  os  6d 

8 décembre  : de  luy,  5 1 1 6**  i3s  7d  pour  délivrer  au 
sr  Droüard,  rocailleur,  pour  son  parfait  payement. des 
ouvrages  de  rocaille  qu’il  a faits  à la  cascade  de  Marly 
en  la  présente  année,  et  4 9**  113  8d  pour  les  taxations8 

5i59t*5\3d 

De  luy,  4767**  9‘  pour  délivrer  au  sr  Pittre,  terras- 
sier, pour  son  parfait  payement  des  ouvrages  de  terrasse 
qu’il  a faits  aux  jardins  de  Marly  et  de  Meudon  en  la 
présente  année,  et  3g**  i43  7“*  pour  les  taxations9, .... 

4807**  33  7d 

De  luy,  2223**  pour  délivrer  au  nommé  Dupré,  ter- 

rassier, pour  son  parfait  payement  des  fouilles  et  trans- 
ports de  terres  qu’il  a faits  en  1 683  à la  rigolle  qui 
conduit  les  eaux  de  Palaiseau  à l’étang  de  Saclay,  et 

18**  103  6d  pour  les  taxations10 2 2 4 1 **  103  6d 

De  luy,  i5i5**  1 23  4d  pour  délivrer  aux  nommez  Ri- 
vière, Aube  et  héritiers  Romas,  terrassiers,  pour  leur 
parfait  payement  des  ouvrages  de  glaise  et  autres  par 
eux  laits  en  1686  dans  les  réservoirs  de  la  butte  Mont- 
boron,  et  1 2**  125  7d  pour  les  taxations..  162 8*+  4 3 1 id 
11  décembre  : de  luy,  3ooo**  pour  délivrer  aux  pres- 
tros  de  la  Mission  do  Fontainebleau,  pour  leur  subsis- 
tance et  entretennement  pendant  les  six  derniers  mois 

de  la  présente  année  1696 3ooo** 

i5  décembre  : de  luy,  3973**  i53  pour  délivrer  aux 
héritiers  du  nommé  Demant  pour  leur  remboursement 
du  prix  principal  et  non  jouissance  d’une  maison,  cellier, 
court  et  jardin  à eux  apartenans,  qui  ont  esté  démolis  et 
renfermez  dans  l’enclos  de  la  butte  Montboron,  et  33**  23  3d 

pour  les  taxations11 4oo6**  173  3d 

De  luy,  334g**  193  5d  pour  délivrer  au  nommé  Guvil- 

6 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
i5oott.» 

8 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

9 Idem. 

10  En  marge  : «En  rentes  viagères.» 

11  En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien  payer  » 
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lier,  serrurier,  pour  son  parfait  payement  des  ouvrages 
de  serrurerie  et  de  gros  fer  qu’il  a faits  et  fournis  au 
château  de  Chambord  depuis  l’année  16-82.  jusqu’en 
1688,  et  27++  185  4d  pour  les  taxations1.  3377++  17’  9d 
16  décembre  : de  luv,  5175++  6!  7d  pour  délivrer  au 
nommé  Levé,  entrepreneur,  pour  son  parfait  payement 
des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  divers  en- 
droits de  la  dépendance  du.  château  de  Versailles  depuis 
168/1  jusqu’en  1600,  et  43++  a!  2d  pour  les  taxations2. 

5ai8tt  8S  9d 

12  janvier  1697  : de  Pierre  Gruyn,  /io/i8++pour  dé- 
livrer au  sr  Cheré  pour  la  non  jouissance,  de  1689 
à 1692,  des  moulins  de  Savonnière,  Vinerville  et  Han- 
ches, scituez  sur  la  rivière  d’Épernon,  à lui  apartenans, 
qui  ont  chaumé  à cause  des  canaux  faits  pour  le  trans- 
port des  matériaux  servans  à la  construction  du  grand 
aqueduc  de  la  rivière  d’Eure  qui  a esté  fait  dans  le  fonds 
deMaintenon,et3/i++i5/idpourlestaxations.  . A 082+t  1 s 
De  luy,  880'+  pour  délivrer  au  sr  chevalier  de  No- 
gent,  pour  la  non  jouissance  pendant  le  même  temps  du 
moulin  de  Saint-Martin  à luy  apartenant  sur  la  rivière 
d’Épernon,  et  7tt  6S  8d  pour  les  taxations.  . 887++  6S  8d 
De  luy,  982++  pour  délivrer  à la  dame  Saint-Martin 
et  à la  dame  de  Breval,  pour  la  non  jouissance  pendant 
six  mois  de  1687,  les  années  1688  etc.,  du  moulin  sur 
la  rivière  d’Épernon  à elles  apartenant,  et  8++  3S  8d  pour 

les  taxations 990++ 3S  8d 

De  luy,  io33++  pour  délivrer  au  sr  Lepelletier,  pour 
la  non  jouissance  pendant  deux  mois  1687  etc.,  du  mou- 
lin Crochet  sur  la  rivière  d’Épernon,  et  8++  ns  8d  pour 

les  taxations 1 0/1  ri+ 1 1*  8d 

De  luv,  137 ô tt  pour  délivrer  à la  dame  marquise  de 
Royan,  pour  la  non  jouissance  pendant  1689  etc.,  du 
moulin  de  Houx  sur  la  rivière  de  Gallardon,  et  17b  8S  4d 

pour  les  taxations.  . 1 387+t  8S  4d 

De  luy,  960++  pour  délivrer  aux  sr‘  de  Villers,  pour  la 
non  jouissance  pendant  1692  du  moulin  deFervaches  et 
de  celuy  de  Villers,  sur  la  rivière  d’Épernon,  et  de  cinq 
arpens  de  pré  à eux  apartenans  qui  ont  esté  inondez, 

et  8++  pour  les  taxations 968++ 

2 3 février  1697  : de  luy,  a A 79^  1 As  8d  pour  délivrer 
au  nommé  Poisson,  charpentier,  pour  son  parfait  paye- 
ment des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  seul  et 
en  société  avec  Jean  B ricard,  dans  les  Bâtimens,  pendant 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  payant 
1000++.» 

2 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 

a5oo++.» 


les  années  1 68 A , 1 685  et  1687,  et  20++  i3"  /id  pour  les 
taxations3 2 5oo++8s 

21  avril  1697  : de  luy,  95833++  pour  employer  au 
payement  des  gages  des  officiers  des  Bâtimens  pendant 
l’année  dernière  1696,  et  798++ 1 is  8d  pour  les  taxations 
9663i++  1 15  8d 

16  mars  1697  : de  luy,  283o++  pour  employer  au 
payement  des  gratifications  que  le  Roy  a accordées  aux 
officiers  de  ses  bâtiments  et  jardins  de  Fontainebleau , en 
considération  du  bon  état  de  leurs  entretiens  pendant 
l’année  1696,  et  23++  1 15  8d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier  2853++  1 is  8d 

4 

RECETTE  PARTICULIÈRE  1 696- 

i5  janvier  : de  François  Deschamps,  marbrier,  pour 
le  prix  de  dix  tranches  de  marbre  veiné  qui  luy  ont  esté 
données  du  magasin  de  S.  M.  pour  faire  des  tablettes  et 
revêtement  du  dedans  de  l’armoire  du  caveau  de  la  Reyne 
au  Val-de-Grâce , toisant  37  pieds  5 pouces  7 lignes  23/2/1', 
à raison  de  1 i++  7“  le  pied 425+*  os  2d 

Du  sr  Vavasseur , directeur  des  Aydes  de  Melun,  pour 
le  prix  de  vieilles  croisées  qui  luy  ont  esté  vendues  du 
magasin  de  Fontainebleau  pour  la  maison  de  M.  Ciiamil- 
lard 5o++ 

Du  Père  Xavier  , procureur  des  Carmes  des  Basses- 
Loges,  pour  le  prix  des  souches  provenant  des  routles  de 
la  butte  du  Monceaux,  à Fontainebleau,  qui  luy  ont 
esté  vendues A o++ 

22  janvier  : de  Dominico  Cuccy,  ébéniste-fondeur, 

pour  le  prix  de  85o  livres  pesant  de  cuivre  jaune  qui  luy 
a esté  fourni  par  le  sr  Fossier,  garde  du  magasin  de 
Paris,  à raison  de  55++  le  cent h 67++  ios 

29  janvier  : de  Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  le  prix 
d’une  tranche  dé  marbre  de  Languedoc  du  magasin , toi- 
sant 8 pouces  2 lignes  cube,  à 8++  i6s  le  pied  cube, 
pour  faire  une  fausse  gorge  à la  cheminée  du  cabinet  de 
madame  la  princesse  de  Conti,  douairière.  . 5++  19“  9d 

5 febvrier  : du  sr  Delagrange,  617++  i8s  6d  provenant 
de  la  vente  de  quelques  équipages  du  sr  Lemaistre,  en- 
trepreneur de  l’aqueduc  de  Maintenon,  apartenant  à 
S.  M.,  attendu  qu’ils  sont  passez  aud.  Lemaistre  dans  le 
compte  que  M.  Robklin  a fait  avec  luy..  . . 617++  18"  6d 

De  Me  Pierre  Tissart,  Conseiller  du  Roy,  receveur  et 
payeur  des  rentes  de  l’Hôtel-de-ville  de  Paris,  750++  deüs 
à la  succession  de  deffunt  M'  Charles  Manessier  , vivant 

3 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 

1000++.D 
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trésorier  générai  des  Bâlimens,  pour  les  arrérages  des 
années  1693  à 1695,  de  ia  rente  de  a5ott  par  an  consti- 
luée  au  profit  dud.  feu  sr  Manessier  sur  les  Aydes  et  Ga- 
belles le  5 mav  168a,  suivant  l’arrest  de  la  cour  des 
Aydes  du  a3  décembre  1695,  et  celuy  du  Conseil  du 

ai  décembre  169 4 

26  février  : de  Dominico  Cuccy,  fondeur,  pour  le 
prix  de  200  livres  pesant  de  cuivre  jaune  du  magasin  du 

Roy,  à raison  de  55tt  le  cent 1 iott 

De  Hubert  Misson,  marbrier,  pour  un  bloc  de  marbre 
verd  de  Campan  du  magasin,  toisant  i3  pieds  10  pouces 

3 lignes,  à 8tt  i5s  le  pied i2itt3s5d 

De  Dezaigres,  marbrier,  pour  deux  tranches  de  mar- 
bre blanc  du  magasin  pour  M.  Phelypeaux,  toisant 
12  pieds  8 pouces  6 lignes,  à ntt  ios  le  pied  cube.  . . 

1 AtJtt  2 3 1 id 

De  Pierre  Roger,  serrurier,  pour  5371  livres  pesant 
de  vieux  fer  provenant  des  démolitions  de  Meudon,  à 

le  cent 32  2tt55 

De  Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  cinq  tranches  de 
marbre,  dont  trois  de  Campan  et  une  de  Languedoc, 
pour  faire  trois  fausses  gorges  et  un  chambranle  de  che- 
minée dans  l’appartement  de  Monseigneur  à Versailles, 

à raison  de  8tt  i5s  le  pied  cube 3ott  i3s  5'1 

11  mars  : du  s1'  Germain,  2201^  5’  2d  provenant  de 
la  vente  des  bois  elaguez  dans  les  avenues  hors  le  parc 
de  Versailles  du  coslé  de  Paris  et  de  Marly,  et  des  ave- 
nues et  quinconges  du  palais  des  Tuilleries  proche  le 

Cours,  vendues  au  profit  du  Roy 22 01 11  5S  2d 

Du  sr  Gayot,  marchand  de  bois,  1260^  en  l’acquit  de 
Messieurs  les  trésoriers  de  France,  procureur  du  Roy  et 
greffier  au  Bureau  des  finances  de  Moulins,  pour  trois  an- 
nées, echeiies  le  20  féviier  dernier,  de  la  rente  de  420tt 
par  an,  deüe  par  lesd.  sri  trésoriers  de  France,  procureur 
du  Roy  et  greffier,  à la  succession  de  feu  AP  Charles 
Manessier,  vivant  trésorier  général  des  Bâlimens,  par 
contract  du  20  février  1692,  dont  ils  demeureront  d’au- 
tant quittes  envers  la  succession  dud.  Manessier  sur  ce 
qu’ils  doivent  d’arrérages  de  lad.  rente  suivant  l’arrest 
du  Conseil  d’Etat  du  Roy  du  2t  février  i6q4,  et  lad. 
succession  envers  S.  M.  sur  les  sommes  dont  elle  luy  est 

redevable 1260^ 

1e1  avril  : dud.  Dezaigres,  marbrier,  pour  quatre  blols 
de  marbre  qui  luy  ont  esté  livrez  des  magasins  du  Roy. 

6g3tt  1 os  iod 

8 avril  : de  M.  le  marquis  de  Caux,  pour  trois  an- 
nées d’arrérages,  écheües  le  17  septembre  dernier,  de 
la  rente  de  67^  ios  par  an  diie  à la  succession  de  feu 
Mc  Charles  Manessier  par  contract  du  17  septembre 

comptes  des  bâtiments.  — IV. 


1692,  dont  il  demeurera  quitte  envers  lad.  succession 
suivant  l’arrest  du  Conseil  d’Etat  du  2 1 décembre  169/1  » 
et  lad.  succession  envers  S.  M.  sur  les  sommes  dont  elle 

luy  est  redevable 202^  10’ 

De  Gilles  Lemoyne,  fondeur,  pour  le  prix  de  3oo  li- 
vres pesant  de  potin  qui  luy  a esté  livré  du  magasin  de 

Versailles,  à raison  de  103  la  livre.  i5ott 

22  avril  : de  François  Deschamps,  marbrier,  pour 
une  tranche  de  marbre  de  Sainte-Baume,  qu’il  a eue  du 
magasin,  toisant  5 pieds  1 pouce  3/4,  à 1 5^  5 3 le  pied 

cube 76^  7"  g4 

De  Pierre  Lemaistre  le  neveu,  entrepreneur,  pour  le 
prix  de  20  toises  1/2  12  pieds  cube  de  moilon,  à 1 4tt 
la  toise  sans  déchet,  et  de  i5  pieds  1/2  cube  de  pierre 
de  taille,  à 12’  le  pied  cube,  le  tout  provenant  de  dé- 
molitions à Chavillc  et  à Meudon 3oot+  195  4d 

De  Jean  Mallet,  charpentier,  pour  le  prix  de  176 
pièces  1/2  de  bois  de  charpente  provenant  de  démoli- 
tions faites  à Meudon,  à raison  de  2 5ott  le  cent 

44i«i36d 

29  avril  : du  s1  Lalande,  sculpteur,  pour  le  prix  d’un 
millier  de  grand  or  qui  luy  a esté  livré  par  le  s1  Labbé 
de  celui  qui  a esté  achepté  pour  l’église  des  Invalides.  53rt 
1/1  may  : dud.  Dëscbamps,  pour  le  prix  d’un  bloc  de 
marbre  verd  de  Campan  du  magasin,  toisant  10  pieds 

10  pouces  3/8,  à 8tt  1 5S  le  pied  cube 9/1  ^ i6s  Ad 

De  luy,  pour  une  tranche  de  marbre  verd  de  Campan , 
toisant  7 pieds  3 pouces  8 lignes  5/8,  à 8tt  i5s  le  pied 

cube 63^  1 6S  6d 

De  luy,  pour  une  tranche  de  marbre  bresche  violette, 
toisant  5 pieds  9 pouces  3/4,  à i5tt  53  le  pied  cube.  ■ . 

87^  1 2 3 8d 

De  luy,  pour  le  prix  de  neuf  tranches  de  plusieurs 
marbres  du  magasin  pour  faire  douze  faux  manteaux  de 
cheminées  aux  aparlcmens  de  Marly. .......  1 92^  1 5S 

27  may  : de  Nicolas  Desjardins,  pour  le  prix  de 
1 139  livres  pesant  de  vieux  fer  provenant  d’une  vieille 

porte  de  Trianon,  à le  cent 6 8*+  6S  4d 

De  la  somme  de  2o4334*t  1 8S  7d  à quoy  monte  le  re- 
liquat du  compte  de  l’année  i6g4,  arreslé  le  3 du  pré- 
sent mois 2o4334tt  183  7d 

10  juin  : de  Claude  Denis  l’ainé,  fontainier,  pour  le 
prix  de  187  livres  pesant  de  soudure  du  magasin,  à 53 

la  livre 46tt  1 5’ 

8 juillet  : des  particuliers  qui  ont  joüy  des  herbes  et 
pesche  de  la  nouvelle  rivière  d’Eure  depuis  Pontgoin 
jusqu’à  Berchère,  pour  lad.  jouissance  pendant  1690.  . 

3o5« 

Dud.  Deschamps,  pour  trois  tranches  de  marbre  verd 

a 
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de  Campan  du  magasin,  toisant  7 pouces  11  lignes  i/4, 
à i53  le  pied  cube,  et  une  de  blanc  veiné,  toisant 
3 pouces  7 lignes,  à 1 1 ^ 7S  le  pied  cube,  pour  revêtir  le 
foyer  de  la  cheminée  de  la  garde  robe  du  Roy  à Marly  . 

8Ms  7d 

12  aousl  : de  Pierre  Lemaistre  le  neveu,  entrepre- 
neur, pour  54  toises  1/28  pieds  de  moilon,  à i4tt  la 
toise,  et  2 5 pieds  5 pouces  cube  de  pierre  dure  et  ten- 
dre, à 105  le  pied,  le  tout  provenant  des  démolitions  à 

Meudon 7 7 8tt  1 6S 

De  Gili.es  Lemoyne,  fondeur,  pour  173  livres  pesant 
de  vieux  cuivre  provenant  des  rondelles  qu’il  a changé 
sous  les  robinets  des  fontaines  de  Chaville,  déduction 
de  6 livres  pour  les  4 livres  par  cent  de  tare,  à ios  la  I 

livre.  » 86^  1 o3  j 

i4  aoust  : de  la  veuve  Buteux,  pour  l’entier  et  parfait  | 
payement  des  revenus  de  la  terre  d’Yaucourt  cy-devant 
apartenant  à la  succession  de  feu  Me  Charles  Manessier, 
vivant  trésorier  général  des  Bâtimens  de  S.  M. , pour  les 
années  1694  et  i6g5,  suivant  l’arrest  du  Conseil  d’Etat 

du  21  décembre  i6g4  977tt  7*  3'1 

19  aoust  : de  Claude  Denis  l’ainé,  fontainier  de  Ver- 
sailles, pour  le  prix  de  5 00  livres  pesant  de  soudure  du 

magasin  de  Versailles,  à 7’  la  livre 175^ 

Dud.  s'  Delagrange,  du  produit  de  la  vente  de  quel- 
ques équipages  du  sr  Le  Maistre,  entrepreneur  de 
l’aqueduc  de  Maintenon,  apartenans  à S.  M.,  attendu 
•qu’ils  sont  passez  aud.  Le  Maistre  dans  le  compte  que 

M.  Robelin  a fait  avec  luy . 548^  1 os 

De  Gaston  Martin,  serrurier,  pour  le  prix  de 
i5goo  livres  pesant  de  vieux  fer,  déduction  laite  des 
quatre  au  cent,  qui  luy  ont  esté  fournis  des  magasins  de 

Marly,  de  1693  à 1696,  à 6 N le  cent.  g54++ 

De  Jean  Bailly,  entrepreneur,  pour  28  toises  4 pieds 
4 pouces  de  matériaux,  à iott  la  toise,  qui  luy  ont  esté 

vendus  à Marly  en  1696 287^  ios 

36  aoust  : du  nommé  Mesnakd,  marbrier,  pour  le  prix 
d’un  bloc  de  marbre  verd  de  Campan  du  magasin,  toi- 
sant 9 pieds  6 pouces  9 lignes,  à 8^15*  le  pied  cube.. 

83tt  1 3S  7d 

9 septembre  : de  Pierre  Roger,  serrurier,  pour 
io38  livres  pesant  de  vieux  fer  provenant  des  démo- 
litions et  changements  faits  à Meudon , à 6tt  le  cent. . . 

62N  53  7d 

16  septembre  : de  Robert  de  Cotte,  entrepreneur, 
pour  1 70  toises  cube  de  démolitions  de  plusieurs  endroits 

de  Versailles  en  1 684 , à la  toise 1870N 

De  Gaston  Martin,  serrurier ,- pour  4 1 1 livres  de 
vieux  fer,  à G*1  le  cent 2 4tt  1 3 * 


19  septembre  : de  M.  de  la  Croix,  receveur  général 
des  finances  de  Moulins,  5664tt  1 1 s 1 1 d par  luy  deus  à 
j la  succession  dud.  feu  sr  Manessier  et  en  l’acquit  d’icelle, 

1 suivant  deux  transactions  des  i3  aoust  et  17  septembre 
1696,  passée  devant  Savalelte  et  son  collègue,  notaires 

au  Cbastelet  de  Paris 5664tt  ns  nd 

2 3 septembre  : d’HüBERT  Misson,  marbrier,  pour  deux 
blocs  et  une  tranche  de  marbre  blanc,  à luy  donnez  pour 
faire  cinq  socles  sous  des  Termes  dans  les  jardins  de 
Versailles,  toisant  48  pieds  2 pouces  2 lignes  i3/48e,  à 

ntt  73  le  pied  cube 54  6^  173  9d 

3o  septembre  : de  Pierre  Lisqui,  autre,  somme  res- 
tante à payer  de  celle  de  8332tt  1 7“  2d  à quoy  montent 
les  marbres  qu’il  a reçeus  des  magasins  du  Roy  depuis 

1675  jusqu’en  1 68 3 0986^  53  4d 

De  Jaques  Ergot,  Pierre  Lisqui  et  Jean  Cuvillier, 
marbriers,  pour  G00  pieds  cubes  de  marbre  qui  leur  ont 
esté  livrez  du  magasin  du  Roy  depuis  1686  jusqu’en 

1691,  à îoN  le  pied  cube .......  6000^ 

De  Jaques  Baudin,  autre,  somme  dont  il  est  relica- 
taire  au  Roy  par  le  compte  général  des  marbres  qui  luy 
ont  esté  livrez  du  magasin  du  Roy  en  1689  et  1G91.. 

28^  1 3 2d 

Dud.  Misson  et  Hierosme  Derbais,  autres,  pour  le 
prix  des  marbres  qu’ils  ont  reçeus  du  magasin  du  Roy 
pour  faire  les  ouvrages  de  la  fontaine  de  la  France 
triomphante  à l’Arc  de  triomphe  du  jardin  de  Versailles, 

1 1 1 pieds  7 pouces  cubes 21 1 ott  7’  6d 

De  la  veuve  des  srs  Chausson  et  Giiiert,  autres,  pour 
le  prix  de  26  blocs  de  marbre,  contenant  3G8  pieds 
3 pouces  cubes,  qui  leur  ont  esté  livrez  au  magasin  du 

Roy  depuis  1678  jusqu’en  1 683  738 iod 

7 octobre  : dud.  Lisqui  , pour  le  payement  d’un  bloc 
de  marbre  verd  de  Campan  qui  luy  a esté  donné  du 
magasin,  toisant  10  pieds  6 pouces  8 lignes,  à 8tt  i53 

le  pied  cube 92^  7 5 2d 

Du  nommé  Ménard,  marbrier,  pour  un  bloc  de 
marbre  idem,  toisant  18  pieds  3 pouces  5 lignes  i/3,  à 

8tt  i53  le  pied  cube i6ott  2d 

Dud.  Misson,  pour  un  bloc  idem,  toisant  11  pieds 
6 pouces  9 lignes,  à 8tt  i53  le  pied  cube. . 1 oitt  23  5d 
Du  sr  Bertin,  sculpteur,  pour  un  bloc  de  marbre 
blanc  pour  faire  deux  vases,  toisant  56  pieds  6 pouces 

10  lignes  7/8,à  raison  de  1 itt  163  le  pied  cube 

667^  1 13  9d 

De  Pierre  Lemaistre  le  neveu,  pour  38  toises  1/2 
1 pied  1/2  cube  de  moilon  des  démolitions,  à i4tt  la 

toise 53gtt  1 1 3 8d 

Du  sr  Masson,  inspecteur  à Vincennes,  pour  le  prix 
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des  bois  morts  et  rompus  dans  le  parc  de  Yincennes,  du 
29  aoust  1695  jusqu’au  22  septembre  1696..  3itt  1 43 
28  octobre  : de  Gaston  Martin,  serrurier,  pour 
5750  livres  pesant  de  vieux  fer,  à 6tt  le  cent..  . . 345H 
De  Joseph  Rouiller,  pour  53oo  livres  de  vieux  fer,  à 

6^  le  cent 3 1 8^ 

11  novembre  : du  sr  de  Verneijil,  commis  dud.  feu 
s1'  Manessier,  à compte  de  ce  qu’il  doit  à sa  succes- 
sion  3oott 

Du  s1  Denis,  pour  266  livres  de  soudure,  à 5“  la 

livre 6ittios 

De  Joseph  Rouiller,  pour  432  livres  de  vieux  fer,  à 

le  cent 25tt  i8s 

2 5 novembre  : de  Nicolas  Desjardins,  serrurier,  pour 

(ioo  livres  de  vieux  fer,  à 7^  le  cent Zi2tt 

De  Gilles  Lemoyne,  fondeur,  pour  le  prix  de44oo  li- 
vres de  potin  des  magasins,  à io’  la  livre,  sçavoir  : 
1957  livres  de  celui  de  Saint-Germain-en-Laye,  i483  li- 
vres de  celui  de  Marly,  et  1 000  livres  de  celui  de  Ver- 
sailles  2220^ 

D’Hubert  Misson,  marbrier,  pour  le  prix  de  39/1  pieds 
9 pouces  6 lignes  i/4  de  différents  marbres,  dont  il  est 
relica taire  au  Roy  pour  le  compte  fait  avec  luy  des  marbres 
reçeus  et  employez  pour  le  pavé  de  marbre  de  l’église 
royalle  des  Invalides,  sçavoir:  h3o  pieds  8 lignes  1/2 
cube  de  marbre  blanc,  à 8+*  ios  le  pied;  121  pieds 
6 pouces  4 lignes  cubes  de  Languedoc,  à 8tt  ns  le  pied 
cube,  et  43  pieds  2 pouces  5 lignes  3 /4  verd  de  Campan, 

à 8tt  ios  le  pied  cube 4o5iti  185  iod 

2 décembre  : du  s1'  Fossier,  garde  des  magasins  des 
Bâtimens  du  Roy,  à Paris,  pour  le  prix  de  la  mitraille 
rouge  et  jaune  du  magasin  desd.  Bâtimens  qui  a esté 

vendue  au  proffit  du  'Rov 28137^  1* 

De  Pierre  Lemaistre  le  neveu,  pour  12  toises  4 pieds  ! 
cubes  de  moilon  provenant  de  la  démolition  du  pavé  du 
bassin  en  dé  qu’on  a supprimé  proche  la  Grotte  de 

Meudon,  à i4H  la  toise 169^  u* 

De  Me  Pierre  Tissart,  Conseiller  du  Roy,  receveur 
des  rentes  de  l’Hôtel-de-Ville  de  Paris,  25ott  en  l’aquit 


de  la  succession  dud.  feusr  Manessier,  pour  les  arrérages 
de  la  présente  année  1696  de  la  rente  constituée  au 
proffit  dud.  sr  Manessier  sur  lesAydes  et  Gabelles  le  5 may 

1682 250^ 

i3  décembre  : du  sr  Lefebvre,  Prévost  des  Bâtimens, 
2827^  19”  qu’il  a reçeus  par  ordre  du  Roy  des  parti- 
culiers qui  ont  lait  la  dépouille  et  payé  le  loyer  des  terres 
qui  ont  esté  semées  pendant  la  présente  année  contre 
l’ordre  du  Roy  dans  l’étang  de  Trapes,  les  deux  étangs 

de  Saclay  et  celui  du  Trou-Salé 2827^  19’ 

23  décembre  : du  s1  Girardon,  sculpteur,  pour  une 
tranche  de  marbre  blanc  veiné  qui  luy  a esté  donnée  du 
magasin  du  Roy  pour  faire  un  chambranle  à la  porte  de 
la  chapelle  de  feu  M.  de  Louvois,  aux  Capucines,  toisant 

8 pieds  4 lignes  1/2  cube,  à raison  de  11^  6S  le  pied 

cube gitt  35  id 

27  janvier  1697  : du  sr  de  Sainte-Catherine,  25oott 
pour,  avec  i5oott  qu’il  a payez  sur  le  prix  de  son  bail 
commencé  le  1e1'  janvier  1692,  et  2000tt  que  le  Roy  luy 
a remis,  attendu  que  S.  M.  a rompu  led.  bail  dont  il  luy 
restoit  encore  une  année  à jouir,  faire  îhoootl  à quoy 
monte  le  prix  dud.  bail  pendant  les  cinq  années  finies 
le  dernier  décembre  1696,  à 3ooott  par  an.  . . 25oott 
3 février  1697  : des  particuliers  qui  ont  affermé  les 
terres,  prez,  bois,  oziers  et  pâtures  apartenans  à S.  M. 
aux  environs  de  Versailles,  pour  le  prix  de  leurs  baux 

pendant  1696 7/16^ 

De  ceux  qui  ont  jouy  des  herbes  et  pesches  de  la  nou- 
velle rivière  d’Eure  depuis  Pontgoin  jusqu’à  Berchère 

pendant  1696..  2^12^ 

ak  février  1697  : de  la  veuve  et  héritiers  de  Jean 
Bricard,  charpentier,  234H1  4d  dont  led.  feu  Bricard 
est  relicataire  au  Roy  sur  ses  ouvrages  montans  à 

9 A A 5 8 igs  8d,  suivant  six  mémoires  attachez  .à  l’ordre 

des  recettes,  et  les'recettes  à 96800**  du  premier  dud. 
23A  i++  Ad 

Des  particuliers  locataires  des  maisons  apartenans  au 
Roy  à Paris,  pour  le  prix  desd.  loyers  pendant  1696.  . 

1960** 


DÉPENSE. 


VERSAILLFS. 

MAÇONNERIE. 

8 janvier -9  décembre  : à Gérard  Marcou,  entre- 


preneur, pour  les  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie 
qu’il  a faites  au  château  de  Versailles  depuis  le  mois 
de  décembre  i6g5  jusqu’au  mois  de  novembre  1696 

(16p.) 4279**  1 3“  4d 

ier  avril  : à luy,  pour  se3  ouvrages  de  maçonnerie 
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aux  aqueducs  sous  terre  dans  le  jardin , depuis  le  réser-  | 
voir  du  Labirinthe  jusqu’au  Château  d’eau , en  février  et 

mars 267^14* 

A luy,  pour  le  modèle  de  plâtre  qu’il  a fait  par  deux 
fois  pour  le  pied  d’estail  du  groupe  du  sr  Girardon.  . . . 

1 83H  33 

i3  may-28  octobre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a faits  pour  construire  trois  escaliers  qui 
communiquent  de  l’allée  des  Cascades  au  nouveau  jardin 

de  Trianon  (3  p.) g38tt  173  8d 

5-12  aoust  : à luy,  pour  les  ouvrages  à la  baraque  du 
Suisse  de  la  grille  de  l’encognure  du  jardin  de  Versailles 

du  côté  de  Trianon  (2  p.) 343tt  ios 

19  aoust- 3 0 septembre  : à luy,  pour  réparations  à la 

Ménagerie  ('2  p.) 8o4tt  7’ 

19  février:  à Daufresne,  maçon,  pour  les  machines 
qu’il  a posées  au-dessus  des  cheminées  du  château  pen- 
dant l’année  1696 5itt 

19  aoust  : à Denis  Anceau,  fontainier,  pour  ouvrages 
de' ciment  qu’il  a faits  au  rétablissement  de  trois  bassins 

dans  les  cours  de  la  Ménagerie 1 45tt 

26  novembre  : au  sr  Pollard,  à compte  du  mastic 
gras  qu’il  a fourni  pour  ficher  et  garnir  les  joins  des 
marches  et  paliers  des  rampes  de  l’orangerie  de  Ver- 


sailles  i.5ott 

Somme  de  ce  chapitre 7 1 6 3 H 5.3 


JARDINAGES  ET  TERRASSES. 

27  may-  8 juillet  : aux  nommez  Dolot,  jardiniers, 

pour  les  régallemens  qu’ils  ont  faits  de  toutes  les  allées 
du  nouveau  jardin  de  Trianon  (3  p.) 5o3H  163 

a3  décembre  : à François  Prieure,  à compte  de  la 
rigolle  qu’il  a faite  et  rèmplye  de  bonne  terre  au  pied  de 
la  palissade  du  bout  de  l’allée  du  jardin  de  Versailles  du 
costé  de  Trianon J 5ott 

22  janvier  : aux  nommez  Duval  et  Feux,  terrassiers, 
pour  les  terres  qu’ils  ont  transportées  dans  le  nouveau 
jardin  de  Trianon  et  les  trous  qu’ils  ont  faits  pour  planter 
des  ormes  devant  la  serre i2  4tt  183 

5 février  - 19  aoust  : aud.  Duval,  pour  avoir  nettoyé 
l’avant-cour  du  château  pendant  les  six  derniers  mois 
1695  et  les  six  premiers  1696  (2  p.) 2O0tt 

28  octobre-23  décembre  : à Durand,  glaiseur,  à 
compte  des  ouvrages  de  glaize  qu’il  a faits  dans  le  réser- 
voir sous  terre  de  la  fontaine  de  Latomie  (3p.)..  4iott 

Somme  de  ce  chapitre 1 3 8 8 1+  1 4S 

FUMIERS. 

8 janvier-3o  septembre  : à Bourguignon,  dit  Buteau, 


pour  19  toises  de  grand  fumier  qu’il  a fourni  pour  garnir 
les  baraques  de  Trianon  que  l’on  a rétablies  (2  p.)..  . . 

îâett  ios 

29  avril  : à luy,  pour  les  fumiers  et  le  mar  de  vigne 
qu’il  a fourni  pour  les  orangers  de  l’orangerie  de  Ver- 


sailles  aâoN 

Somme  de  ce  chapitre 382^  io“ 


SABLE  DE  RIVIÈRE. 

10  juin-i4  octobre:  aux  nommez  Lafosse,  frères, 
pour  1822  muids  de  sable  de  rivière  qu’ils  ont  voituré 
dans  les  jardins  de  Versailles  et  de  Trianon,  à 26’  le 

muid  (6  p.) 1 582H  is 

8 juillet- 5 aoust  : à eux  et  Jean  Pelletier,  pour 
523  muids  1/2  de  sable  de  rivière  qu’ils  ont  voituré 

(2p.) 6i8tt  ios  6d 

10  juin  - 3o  septembre  : aux  nommez  Jaques  et  Pierre 
de  Lagarde,  pécheurs  à Saint-Cloud,  pour  avoir  tiré  de 
la  rivière  et  livré  sur  le  port  de  Saint-Cloud  2006  muids 

de  sable  de  rivière  (4  p.) " 46att  7“ 

Somme  de  ce  chapitre 2662^  185  6d 

treillages. 

i3  may -2  septembre  : à Durel,  pour  les  treillages 
de  perches  de  châteigniers  qu’il  a fait  pour  renfermer 
les  bosquets  des  Bains  d’Apollon,  YEncelade  et  la  Salle 

du  Conseil  (8p.) 217.5^9* 

24  juin- 12  aoust  : à luy,  sur  les  petits  treillages 

qu’il  tait  à la  Montagne  d’eau  (4p.) 627^  i6s  8d 

2 septembre  : à luy,  pour  le  treillage  qu’il  a rétabli  et 

fait  de  neuf  à la  Ménagerie 58tt  i6‘  8d 

9-28  décembre  : à luy,  sur  le  treillage  de  perche  de 
châteignier  qu’il  fait  dans  le  jardin  (2  p.)  .....  . 45ott 
Somme  de  ce  chapitre 33iatt  2/  4d 

GLACIÈRES. 

8 janvier- n3  décembre  : à Remy  Janson  Fariné,  pour 
les  glaces  qu’il  a fait  serrer  dans  les  glacières  de  Clagny, 

Satory,  Trianon  et  la  Ménagerie  (7  p.) 3327tt 

ier  avril  : à luy,  pour  la  paille  qu’il  a fourni  pour  le 
rétablissement  des  couvertures  desd.  glacières.  55tt  101 
20  avril  - 1 3 may  : à luy,  pour  les  gazons  qu’il  a fait 
poser  dans  le  nouveau  jardin  de  Trianon  (2p.)...... 

263h  6’  8d 

Somme  de  ce  chapitre 3645H  1 6‘  8d 

CHARPENTERIE. 

i3  octobre -9  décembre:  à Jean  Mallet,  charpentier, 


( 


25  ANNÉE  1696. - 

à compte  de  ses  ouvrages  dans  la  dépendance  de  Versailles 

(2p.) 6oott 

11  novembre  : à Vallée,  charpentier,  pour  les  enlre- 
sillonnemens  qu’il  a posez  dans  le  réservoir  de  Latonne 
pour  soutenir  le  mur  de  douve 6itf 

Somme  de  ce  chapitre 66itt 

COUVERTURE. 

19  aoust-3o  septembre  : à la  veuve  Estienne  Yvon, 
couvreur,  pour  la  couverture  d’ardoise  neuve  qu’il  a fait 
en  la  dépendance  du  château  au  delà  de  son  entretien 

(2p.) 817^  ias 

2 septembre  - 23  novembre  : à Mesnager  et  Chalu- 
meau, couvreurs,  pour  les  chapperons  qu’ils  rétablissent 

aux  mûrs  de  la  Ménagerie  (7  p.) 1 77 3tt  i8!4d 

92  janvier- a à juin  : à Robert  Pichot,  couvreur  de 
chaume,  pour  avoir  recouvert  les  glacières  de  la  dépen- 
dance du  château  (2p.) 128N  15 

Somme  de  ce  chapitre 2 9 1 9W  1 1 ’ 4d 

menuiserie. 

h mars- 2 5 novembre  : à Barthélémy  Ducors,  me- 
nuisier, pour  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fait  au 
château  depuis  le  mois  de  décembre  1 6g5  jusqu’au  mois 

de  may  1696  ( i3  p.) a 6 A 4 1+  7*  1 1 J 

27  may-8  juillet  : à luy,  pour  17  caisses  qu'il  a fait 

pour  l’orangerie  de  Versailles  (2  p.) 358^ 

5 aoust-11  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au 

nouveau  jardin  de  Trianon  (3  p.) 700^ 

ük  juin-23  décembre  : à Toulouzin,  menuisier,  pour 
avoir  déposé  et  fait  transporter  au  magasin  89  dormans 
des  châssis  d’hyver  des  croisées  des  deux  grandes  ailes 
du  château  de  Versailles  et  les  avoir  reposé(2  p.).  176** 

1 g aoust  : à luy,  pour  ouvrages  à la  Ménagerie  et  à 
la  baraque  du  Suisse  de  la  grille  proche  le  pont  de  Tria- 
non  93^1 55 

il  novembre  : à Lucien  Defer,  parqueteur,  pour 
avoir  relevé  et  reposé  le  parquet  du  cabinet  du  Roy,  proche 

le  salon  frais,  à Trianon 83tt  1 5’ 

4 mars  : au  sr  Loiseleur,  marchand  de  bois,  pour  les 
dausses  de  bateau  qu’il  a fourni  pour  mettre  sous  les  con- 
duites que  l’on  a rétablies  dans  les  aqueducs  du  château 

54tt 

i3  may  : à luy,  pour  quatre  grandes  cuves  qu’il  a 
fourni  pour  les  quatre  grands  orangers  de  Trianon,  et  les 
dosses  de  batteau  qu’il  a livrées  pour  le  rétablissement 
des  regards  des  fontaines  du  jardin  de  Versailles 


VERSAILLES.  26 

2 2 t 1 4“ 

10  juin  : à luy,  pour  98  seaux  qu’il  a fourni  pour 

planter  des  arbustes  à Trianon  , depuis  16  pouces  de  dia- 
mètre jusqu’à  220H  10’ 

19  aoust- 9 décembre  : à luy,  pour  les  planches  de 
chesne  et  dausses  de  batteau  qu’il  a fourni  pour  couvrir 
les  pierres  dans  la  cour  de  Monseigneur  et  autres  en- 
droits du  château  (3p.) i36tt  i3s  6d 

1 1 novembre  : à luy,  pour  avoir  rétabli  le  conroy  dans 

le  réservoir  de  Latônne 10 4tt  5’ 

Somme  de  ce  chapitre 4792^  °5  ^ 

SERRURERIE. 

92  janvier  : à Pierre  Roger,  serrurier,  pour  les  ou- 
vrages qu’il  a fait  au  château  pendant  169.5..  1 A a+t  16* 

9 décembre  : à Le  Roy,  serrurier,  pour  les  ouvrages 

qu’il  a faits  aux  gondolles  du  canal  en  1686 69^ 

8 janvier- 23  décembre  : à Thomas  Vallerand,  serru- 
rier, pour  ouvrages  de  serrurerie  au  château  et  aux  jar- 
dins de.  Versailles  depuis  le  mois  de  novembre  1695  jus- 
qu’au mois  de  novembre  1696  ( i3  p.). . . i668tt  7’  4d 

27  may  - 24  juin  : à luy,  pour  la  ferrure  de  17  caisses 
pour  l’orangerie  de  Versailles  (3p.) 626^  C>s 

10  juin- 19  aoust  : à luy,  pour  les  pilastres  et  entre- 

thoises  de  fer  qu’il  fait  pour  les  petits  treillages  des  allées 
du  bosquet  de  la  Montagne  dans  le  jardin  do  Versailles 
(5p.) 8g2tt  1 5S  3d 

8 janvier  : à Nicolas  Desjardins,  serrurier,  parfait 
payement  de  998*+  i4s  3'1  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a faits  dans  la  dépendance  du  château 
de  Versailles  pendant  les  mois  de  septembre  et  octobre 
1695 1 98++  1 A*  3d 

22  janvier- e3  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a faits  aud.  château  depuis  le  mois 
de  novembre  i6g5  jusqu’au  mois  de  novembre  1696 
( i5  p.) 2363tt  135  td 

27  may  - 2 4 juin  : à luy,  pour  la  grille  et  porte  en  fer 
qu’il  a faite  et  posée  pour  séparer  le  nouveau  jardin  de 
Trianon  d’avec  celuy  de  Trianon-sous-bois  (A  p.).  . . . 
088tt  i3s 

10  juin- 5 aoust  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a fait 
aux  grandes  cuves  pour  les  grands  orangers  de  Trianon 
et  aux  seaux  que  l’on  a rétablis  pour  les  arbustes  des  pé- 
pinières dud.  lieu  (2p.) 896^  7’ 

1 0 juin  - 16  septembre  : à luy,  sur  les  pilastres  et  en- 
trelhoises  de  fer  qu’il  a fait  pour  les  petits  treillages  de 

la  Montagne  dans  le  jardin  de  Versailles  (A  p.) 

887tti3s7d 

Somme  de  ce  chapitre.  ....  7 8 3 A ++  4’  rji 
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VITRERIE. 

8 janvier- 5 février  : à Bernard  Lespinouze,  vitrier, 
parfait  payement  de  i363tt  19’  3d  pour  ses  ouvrages  de 
vitrerie  dans  la  dépendance  du  château  de  Versailles,  du 
mois  de  juillet  au  mois  d’octobre  1695  (3p.) 

563»  ig!  3d 

19  février -23  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
vitrerie  aud.  château,  depuis  le  mois  de  novembre  i6g5 
jusqu’au  mois  de  septembre  1696  (7  p.).  ia3itt  ns  6d 
8 janvier:  à Gabriel  Janson,  vitrier,  parfait  payement 
de  ioi8tt  1 7“  9d  â quoy  montent  les  ouvrages  de  vitrerie 
qu’il  a faits  dans  la  dépendance  du  château  de  Versailles 

pendant  le  mois  d’octobre  dernier 268^  17’  9d 

29  janvier -9  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
vitrerie  depuis  le  mois  de  novembre  1695  jusqu’au  mois 

d’octobre  1696  (îâ  p.) 2ii9tti6siod 

Somme  de  ce  chapitre âi8âtt5sâd 

PLOMBERIE. 

8  janvier -5  aoust  : à Jaques  Lucas,  plombier,  pour 
ses  ouvrages  de  plomberie  dans  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Versailles  pendant  les  trois  derniers  mois  1695 

et  les  six  premiers  1696  (2p.) â68tt  5S 

aâ  juin-25  novembre  : à Claude  Denis  l’aîné,  fon- 
tainier,  pour  la  soudure  extraordinaire  qu’il  a faite  aux 
fontaines,  outre  son  entretien,  sur  les  balcons  de  la  Mé- 
nagerie, pour  poser  un  robinet  sur  la  conduite  delà 
gerbe  d’Apollon,  et  à d’autres  endroits  du  château  de 


Versailles  (3p.) A7  att  1 9“  6d 

Somme  de  ce  chapitre gA  1 ++  A*  6d 


OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

aâ  juin  : à Duchemin,  chaudronnier,  pour  avoir  réta- 
bli cinquante-sept  paires  d’arrosoirs  de  la  pépinière  de 

Trianon 85tt  ios 

1 9 aoust  : à luy,  pour  les  journées  qu’il  a employé 
avec  ses  compagnons  à réparer  les  combles  de  cuivre  du 

château 57tt  5’ 

i3  may  : â Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  pour  ouvrages 
de  fonte  de  cuivre  qu’il  a faits  tant  pour  les  trois  sou- 
papes des  nouveaux  jardins  de  Trianon  qu’autres  ou- 


vrages   206^  g’ 

Somme  de  ce  chapitre 34gtt  4S 


DORURE. 

27  may  : à Guillaume  Desauziers,  doreur,  pour  avoir 
doré  les  doubles  châssis  de  l’apartement  de  Mme  de  Main- 

97^*  5d 


9 décembre  : à luy,  pour  la  dorure  qu’il  a faite  dans 

le  petit  cabinet  de  Mm0  de  Savoye 68tt  17’ 

10  juin  : au  sr  Bailly,  peintre,  pour  avoir  verny  de 

noir  et  doré  les  39  écriteaux  des  fables  d’Æsopo  du  La- 
birinthe,  à 7^  pièce 273^ 

Somme  de  ce  chapitre 4i8tt  185  5d 

PEINTURE. 

12  aoust  : à Estienne  Bourgault,  peintre,  parfait 
payement  de  iâ8itt  i3’  8d  à quoy  montent  ses  ouvrages 
de  grosse  peinture  au  château  et  jardin  de  Versailles, 
depuis  le  ier  aoust  i6g5  jusqu’au  22  juin  dernier.  . . . 

a8itti3s3d 

i5  avril- 2 3 décembre:  à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  grosse  peinture  au  château  et  jardin  de  Ver- 
sailles en  la  présente  année  (11  p.)  . . . . 1 975+*  ios  6d 
5 aoust- 11  novembre:  à Paillet,  peintre,  pour  avoir 
gardé  et  entretenu  les  tableaux  du  Boy,  à Versailles, 
Trianon,  Marly,  Chaville  etMeudon,  pendant  les  six  pre- 
miers mois  1696  (2  p.) 7 1 

9 décembre  : à luy,  pour  son  remboursement  des  me- 
nües  dépenses  faites  pendent  la  présente  année  pour  ra- 
comodages  et  port  de  plusieurs  tableaux,  à Versailles, 


Marly  et  Saint-Germain gi^f)5 

Somme  de  ce  chapitre 3o63ttgs  2d 


SCULPTURE. 

22  janvier  : au  sr  Goupil,  sculpteur,  pour  ses  ouvrages 
de  sculpture  sur  la  menuiserie  de  la  petite  chambre  de 

Monseigneur  au  château 86tt 

2 septembre  : à Fallu,  sculpteur,  pour  les  ornemens 
qu’il  a faits  dans  un  petit  cabinet  en  entresole  de  l’ap- 
partement de  Monseigneur 26^  3a  8d 

i3-20  may  : à la  veuve  Godequin,  sculpteur,  parfait 
payement  de  1 1 69+t  tos  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  sculpture  en  bois  à la  Surintendance  de  Versailles  en 
1682  ( 2 p.) 2Ô9tt  io! 

Somme  de  ce  chapitre 879»  i3a  8d 

marbrerie. 

ier  avril -9  décembre  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  à 
compte  de  ses  ouvrages  de  marbrerie  au  château  de  Ver- 
sailles depuis  le  mois  de  juillet  1696  jusqu’au  mois  de 

décembre  1696  (3  p.) â86tt  i3a  iod 

29  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  des  années 

précédentes 5986^  55  àa 

27  may  : à luy,  pour  ouvrages  de  marbrerie  qu’il  a 
fait  pour  racourcir  le  bassin  du  bout  de  Trianon-sous- 
bois 7att 


TENON 


29  ANNÉE  1696. 

39  septembre  : aud.  Lisqui  et  à Jaques  Ergot  et  Jean 
Cuvillier,  marbriers,  parfait  payement  de 4718^  i os  9d 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  marbre  qu’ils  ont  fait 
tant  à la  nouvelle  grande  aile  du  château  de  Versailles,  au 
parterre  du  Nord  du  jardin  dud.  château  et  aux  incrus- 


tations du  péristil  de  Trianon  qu’au  retable  d’autel  de 
l’église  paroissialle  dud.  Versailles,  depuis  1 685  jusqu’en 

1689 4780^10’  9d 

3o  septembre  : à Jaques  Baudin,  marbrier,  h compte 
de  ses  ouvrages  au  bassin  de  Latonne  au  jardin  de  Ver- 
sailles, en  1689 28^  is  2d 


3o  septembre  : à Hubert  Misson  et  Hierosme  Derbais, 
marbriers,  à compte  de  leurs  ouvrages  à la  fontaine  de 
la  France  triomphante,  à l’Arc  de  triomphe  du  jardin  de 

Versailles  les  années  précédentes 21  ioH  7’  6d 

3 0 septembre  : à la  veuve  des  nommez  Chausson  et 
Giiiert,  marbriers,  à compte  de  leurs  ouvrages  faits  à 
Versailles  et  ailleurs  les  années  précédentes.  7383tt  iod 
Somme  de  ce  chapitre..  . . 2o8â6tt  19"  5d 

PAVÉ. 

8 janvier- 2 8 octobre  : à Louis  Begnouf,  paveur,  à 
compte  des  ouvrages  de  pavé  qu’il  a fait  faire  depuis  le 
17  novembre  1695  jusqu’en  fin  septembre  1696  (3  p.) 
376«  i9s  2d 

ouvrages  de  bronze. 

27  may  : à Lociion,  dit  Percheron,  ébéniste,  pour 
plusieurs  menus  ouvrages  qu’il  a faits  dans  les  aparte- 

mens  du  Roy  et  de  Monseigneur /iott 

2 5 novembre -9  décembre  : à luy,  â compte  des  répa- 
rations qu’il  a fait  à toutes  les  ferrures  de  cuivre  des 
portes  et  croisées  du  château  et  aux  moulures  des  trin- 
gles autour  des  glaces  de  la  chambre  du  Roy  (2  p.). 

267^  1 8S 

Somme  de  ce  chapitre 307^1 8* 

DIVERSES  DÉPENSES. 

5 février  : ail  sr  Briot,  miroitier,  pour  le  temps  qu’il 
a passé  avec  ses  garçons  à nettoyer  toutes  les  glaces  des 

apartemens  de  Versailles  et  de  Trianon i35tt 

25  novembre  : à luy,  pour  avoir  mis  au  tein  toutes 
les  glaces  de  la  chambre  du  Roy,  et  neltové  foules  celles 

des  appartemens  et  gallcrie  du  château 3oott 

2 h juin -23  septembre  : à la  veuve  Lefebvre,  artifi- 
cier, à compte  des  ouvrages  de  feux  d’artifice  qu’il  a 

livrez  au  magasin  du  Roy  en  1679  (a  p.) 200H 

8 janvier  -i4  octobre  : â Liard,  preneur  de  taupes, 


VERSAILLES,  30 

pour  les  taupes  qu’il  a pris  dans  les  jardins  de  Versailles 
pendant  le  dernier  quartier  1695  et  les  trois  premiers 
1696  ( h p.) 20011 

22  juillet  : à Chose,  pour  la  toile  cirée  qu’il  a fourni 
pour  faire  des  couvertures  pour  les  gondolles  de  Ver- 
sailles et  pour  la  pompe  de  la  gallère 1/1911 

22  juillet  : à Dupré,  tapissier,  pour  la  façon  desd. 
couvertures  pour  les  gondolles  et  la  toile  qu’il  a fourni 
pour  les  doubler 2oitt  i6s 

29  juillet  : à Mr  de  la  Ravoye,  trésorier  général  de  la 

marine,  pour  ce  qu’il  a payé  au  Havre  pour  deux  greslins 
de  5 pouces  1/2  de  60  brasses  chacun,  et  25  brasses  de 
3 pouces,  pesant  le  tout  ensemble  799  livres,  à 3ott  le 
quintal,  et  3^  pour  le  port  du  Havre  à Rouen,  le  tout 
pour  la  gallère  du  canal  de  Versailles 2/12+*  1 h’ 

5 aoust  : Branlard,  fayancier,  pour  les  carreaux  de 
terre  cuitte  de  Lizieux  qu’il  a fourni  pour  le  château  de 
Versailles 237H  10’ 

30  septembre  : à Sorin,  pour  3oo  livres  de  mastic 

qu’il  a fourni  pour  réparer  les  fautes  sur  l’Orangerie,  à 
xottlecent 3oH 

il  novembre:  à Bassin,  vannier,  pour  300  seaux 
d’ozier  qu’il  a fourni  au  magasin  pour  servir  s’il  arrivoit 
quelque  incendie 229N 

3o  septembre- 23  décembre  : à Mathurin  Arnault, 
vuidangeur,  pour  les  vuidanges  qu’il  a faites  dans  la 
cour  de  la  Bouche  et  autres  endroits  du  château  de  Ver- 


sailles (5  p.) . 1120tt 

Somme  de  ce  chapitre 3o45tt 


ouvrages  de  gharonnage. 

8-22  juillet:  à Ringuet,  charron,  pour  vingt-deux 
paires  d’échelles  doubles  qu’il  a fournies  pour  cueillir  la 
fleur  d’orange  sur  les  arbres  de  l’orangerie  de  Versailles 

( 2 p.) ï 52tt 

22  juillet  — 11  novembre  : à luy,  pour  réparations  aux 
équipages  et  chariots  pour  sortir  les  orangers  de  la  serre 

(9  P*) » 2l6tt  12’ 

Somme  de  ce  chapitre 368tt  1 3* 

ramonnages  de  cheminées. 

8 janvier  : à Varisse,  ramonneur,  pour  les  cheminées 
qu’il  a ramonnées  au  château  de  Versailles  pendant  les 

derniers  mois  de  i6g5 1 97^  5* 

h mars  : à luy,  pour  le  travail  qu’il  a fait  pendant 
i6g5  avec  son  garçon  aux  cheminées  où  le  feu  a pris 
pour  empêcher  qu’il  n’augmentât  et  pour  l’esteindre.  . . 

ioott 

i3  may  : à Padelain,  autre,  pour  les  ramonnages  de 
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cheminées  qu’il  a fait  au  château  pendant  les  quatre 


premiers  mois  169G 1A7*  5! 

Somme  de  ce  chapitre A A A*  ios 


OUVRIERS  À JOURNÉES. 

8 janvier- a3  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  dans  la  dépendance  du  châ- 
teau et  jardin  de  Versailles  depuis  le  i5  décembre  1696 

jusqu’au  a3  décembre  169G  (26p.) 3A58H  1 3S  a'1 

8 janvier- 23  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à 
transporter  et  régaler  les  terres  pour  achever  les  deux 
salles  du  nouveau  jardin  de  Trianon  (19  p. ).  7 63tt  35  6d 
8 janvier  : à ceux  qui  ont  ôté  les  neiges  qui  estoieut 


sur  les  combles  de  Trianon 19* 

Somme  de  ce  chapitre A 2/1  1*  7“  8d 


ENVIRONS  DE  VERSAILLES. 


MAÇONNERIE. 

15  janvier- 16  décembre  : à Gérard  Marcou,  entre- 

preneur, pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a lait 
dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 
depuis  le  mois  de  décembre  169a  jusqu’au  mois  de  no- 
vembre dernier  (22  p.) 6 1 8 1 tt  5S  1 1'1 

icr  avril  : à Pierre  Levé,  entrepreneur,  à compte  de 
la  maçonnerie  qu’il  a fait  à la  Surintendance..  . . 200* 

16  septembre  : à Rorert  de  Cotte,  à compte  de  ses 

ouvrages  au  Château  d’eau  et  autres  endroits  de  Ver- 
sailles, en  168A  et  i685 1870* 

10  janvier  - 26  aoust  : à Lamoureux,  maçon,  pour  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a fait  à plusieurs  logc- 
mens  des  Suisses  et  gardes,  et  aux  murs  du  parc  de  Ver- 
sailles en  169.5  (2p.) 221 11  2S  Ad 

22  avril- 16  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

maçonnerie  aux  grand  et  petit  parc  de  Versailles,  pen- 
dant les  quatre  derniers  mois  1 6g 5 et  la  présente  année 
1696  (7  p.) 763*  ios  9d 

20  may-3  juin  : à luy,  pour  ses  ouvrages  au  loge- 
ment du  faisandier  de  la  vieille  faisanderie  du  parc  de- 
vant la  Ménagerie  ( 2 p.) 170*  5S 

23  septembre -2  décembre  : à luy,  pour  les  ponts  et 
glacis  qu’il  a fait  sur  les  rigolles  de  Châteauforl  (5  p.). 
AA6*  i5s  6d 

i5  janvier  : à Fourneau,  maçon  ( pour  22  toises  1/2 
cube  de  moilon  qu’il  a tiré  de  l’étang  de  Trappe,  mis 
en  provision  et  toisé  sur  la  chaussée  dud.  étang.  78^  i5s 

6 may-  17  juin  : à luy,  à compte  de  la  réparation  de 


la  chaussée  de  la  queue  de  l’étang  de  Trappe  (2  p.). 
25o* 

26  aoust  : à Lafleur,  maçon,  pour  1 /10  toises  carrées 
de  gobtage  qu’il  a fait  au  mur  de  revêtement  de  la 
chaussée  de  l’étang  du  Pré-Clos io5* 

22  janvier- A mars  : à Anne  Binot,  maçon,  parfait 
payement  de  62 A*  6!  8d  pour  les  ouvrages  de  ciment 
qu’il  a laits  à l’aqueduc  de  l’Artoire  en  169A  (3  p. ). - • 
62  A*  6’  8d 

Somme  de  ce  chapitre  ....  1 091 1*  i‘  2d 

TERRASSES  ET  ENTRETIENS  DE  ROUTES. 

ier  janvier- 1 2 février  : à Remy  Janson,  terrassier, 
pour  la  glace  qu’il  porte  dans  les  glacières  du  Parc-aux- 
Cerfs  (2  p.) A 59*  185  Ad 

25  mars -9  septembre  : à Florent  Félix,  terrassier, 
pour  nettoyeinens  et  ouvrages  de  terrasses  qu’il  a fait 
dans  les  dehors  du  château  de  Versailles (2  p.).  90*  i55 

25  mars -3  juin  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  terrasses 

en  divers  endroits  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles 
(2  p.) 1 35* 

1e1'  juillet  : à luy,  pour  avoir  remply  des  trous  prez  la 
pièce  des  Suisses 55*  1 5* 

23  septembre- 1 8 novembre  : à luy,  pour  les  fouilles 

et  transports  de  terres  qu’il  a faits  au  grand  pont  de  Bue 
(3  p.) 93*12’ 6d 

26  février  : à Pierre  Potone,  terrassier,  pour  les 
terres  qu’il  a fouillées  et  transportées  pour  remplir  des 

ravines  qui  s’étoienl  faites  sur  le  pont  de  Bue 

10A*  3S  Ad 

17  juin- 7 octobre  : à luy,  pour  le  raprolondissement 

qu’il  a fait  à la  rigolle  de  Châteauforl  et  aux  cuvettes 
de  la  plaine  de  Saclay  (5  p.) 557*  1 °* 

18  novembre  : à luy,  pour  diverses  réparations  de 

terrasses i3*As2d 

29  janvier- 17  juin  : à Flabé,  terrassier,  à compte 
des  terres  qu’il  remue  pour  l’exaussement  de  la  chaus- 
sée du  port  royal  (5  p.) 600* 

26  septembre- 7 octobre:  à luy,  pour  les  terres  qu’il 
fait  enlever  du  fond  de  la  rigolle  de  Vieille-Eglise,  pour 
donner  passage  aux  eaux  de  la  Tour  (2  p.).  . 228*  105 

1 5 janvier- 12  février  : à Lionnois,  terrassier,  parfait 
! payement  de  1A70*  19’  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
terrasse,  entretiens  et  neltoyemens  des  rigolles  qu’il  a 
faits  en  divers  endroits  des  environs  de  Trappes  et  du 
Perray  (a  p.) • 323*  19“  6d 

17  juin- 26  aoust  : à luy,  pour  le  raprofondissement 
qu’il  a fait  à un  fossé  entre  les  deux  étangs  d’Arcy  (3  p.). 
i3A*  5* 
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18  novembre  : à luy,  pour  4 2 8 toises  de  long  de  cu- 
vettes qu’il  a fait  dans  les  rigolles  de  Voisins  et  bois  du 

Manet 53H  io* 

8 janvier  : aux  Suisses  des  portes  de  Voisins,  de  Ma- 
rantais  et  de  1 oussu  qui  ont  eu  soin  de  dégorger  les 
grilles  du  grand  parc  de  Versailles  par  où  passent  les 
eaux  sauvages  pour  aller  dans  les  étangs  de  Saclay;  à 
Janson  pour  l’entretien  des  routes  du  petit  parc,  et  à 
Félix  qui  a eu  soin  de  vuider  l’eau  des  sept  batteaux  qui 
sont  dans  les  estangs,  pour  la  chasse  pendant  1 69b.  1 36tt 
1 5 janvier- ai  octobre  : à Janson  le  jeune,  pour 
l’entretien  des  rigolles  et  pierrées  du  petit  parc  en  1695 

et  1696  (5  p.) 5oo« 

1 5 janvier- ai  octobre  : à Florent  Félix,  pour  son 
entretien  des  routes  des  environs  de  Versailles  en  169b 

et  1696  (4  p.) 4oo« 

i5  janvier- ai  octobre  : au  nommé  Poiret,  pour  l’en- 
tretien des  couvertures  du  château  et  haras  de  Saint- 

Léger  en  1695  et  1696  (4  p.) 40ott 

12  février  : à Denis  Anceau,  pour  l’entretien  des 
aqueducs  et  conduites  de  tuiaux  des  eaux  bonnes  à boire, 

parfait  payement  de  600*+  pour  1695 3ooti 

18  novembre  : à Potonne,  pour  l’entretien  des  rigolles 
de  la  plaine  de  Saclay  et  de  Châteaufort  pendant  le 
quartier  de  juillet 50tt 

Somme  de  ce  chapitre 463irt  2S  iod 

CHARPENTERIE. 

8 avril -2  décembre  : à Jean  Mallet,  charpentier,  sur 
les  ouvrages  qu’il  a fait  aux  hâtimens  des  dehors  du 
château  de  V ersailles  depuis  le  mois  de  novembre  1695 
jusqu’au  mois  de  novembre  1696  (8  p.).  1922^  i4s8d 
12  aoust-23  septembre  : à luy,  pour  les  poutres 
qu’il  met  par  sous-œuvre  aux  greniers  de  la  petite  écu- 


rie du  Roy  â Versailles  (2p.) 900^ 

20  may  : à luy,  pour  ouvrages  faits  au  logement  de 
la  vieille  faisanderie  du  parc  de  Versailles.  . . . 1 y 3tt  2S 


6 septembre  - 1 8 novembre  : à Nicolas  Lauret  et 
Louis  Legendre,  bûcherons,  pour  les  bois  qu’ils  abba- 
tenl  et  débitent  dans  les  buissons  de  Trappes,  le  long  de 
la  rigolie  dont  beau  tombe  dans  celle  de  Voisins,  affin 

de  pouvoir  nettoyer  ladite  rigolie  (A  p.) 276^  5“ 

Somme  de  ce  chapitre 3292^  i!  8d 

COUVERTURE. 

20  may- 26  aoust  : à la  veuve  d’EsriENNE  Yvon, 
couvreur,  à compte  des  ouvrages  de  couverture  qu’elle 
lait  au  logement  du  faisandie’r  de  la  vieille  faisanderie 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


! et  aux  deux  faisanderies  proche  la  Ménagerie  (3  p.). 
; ibbtt  is  iod 

MENUISERIE. 

ier  janvier  : à la  veuve  François  Radigois,  menui- 
sier, à compte  de  ses  ouvrages  de  menuiserie  au  château 

de  Clagni  en  1682  et  i683...  i0ott 

29  janvier- 16  décembre  : à Gauray,  menuisier,  à 
compte  de  ses  ouvrages  de  menuiserie  dans  les  bâtimens 
des  dehors  de  Versailles  depuis  le  mois  de  novembre 
169b  jusqu’au  mois  d’octobre  1696  ( 1 4 p.).  2o5/jtt  10’ 
11  mars- 1e1  juillet  : à Pierre  Remy,  menuisier,  pour 
ses  ouvrages  de  menuiserie  pour  les  bâtimens  des  de- 
hors du  château  de  Versailles  en  1696  (10  p.) 

2475tt  ios 

1e1  juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a fait  dans  le  petit  parc  de  Versailles  pendant  la 


présente  année 4qtt  i5s 

Somme  de  ce  chapitre 4679^1 5S 


serrurerie. 

ici  juillet- 18  novembre  : à Tavernier,  serrurier, 
pour  les  chevilles,  clouds  et  pattes  qu’il  a fourny  au 
magasin  du  fer  desd.  bâtimens  de  Versailles  depuis  le 
mois  d’aoust  1 69b  jusqu’au  dernier  octobre  1696  (4  p.). 
889tt  6S 

29janvier-i6  décembre  : à Thomas  Vallerand,  ser- 
rurier, pour  ses  ouvrages  de  serrurerie  dans  les  bâti- 
mens des  dehors  du  château  depuis  le  mois  de  décembre 
1695  jusqu’au  mois  de  novembre  dernier  (il  p.).  • • 
1 9bbtt  ibs  bd 

8 avril -7  octobre  : à luy,  pour  ouvrages  et  répara- 
tions de  serrurerie  à plusieurs  portes  du  grand  et  petit 
parc  de  Versailles  en  169b  et  1696  (3  p.).  224^  iAs  6d 

29  janvier- 2 décembre  : à Nicolas  Desjardins,  ser- 
rurier, pour  ses  ouvrages  de  serrurerie  dans  les  bâtimens 
des  dehors  du  château  de  Versailles  depuis  le  mois  de 
novembre  169b  jusqu’au  mois  de  novembre  1696 
(4  P-) 713)+  ns  8d 

9 septembre- 2 décembre:  à la  veuve  du  sr  François, 
marchand  de  1er,  pour  les  contre-cœurs  de  cheminées 
qu’elle  a livrées  au  magasin  du  fer  (2  p.).  bb2tt  i4‘  2d 

Somme  de  ce  chapitre 4336tt  i“  qd 

vitrerie. 

ier  janvier-  1 6 décembre  : à Bernard  Lespinouze  , 
vitrier,  à compte  des  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits 
dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  depuis  le  mois 
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de  juillet  1695  jusqu’au  mois  de  septembre  dernier  I 

( 7 p- ) - 1/179*  i33d  ! 

ier  janvier- 16  décembre:  à Gabriel  Janson,  vitrier,  | 
à compte  des  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a fait  dans  lesd.  j 
bàtimens  des  dehors  du  château  depuis  le  mois  de  no- 
vembre i6g5  jusqu’au  mois  de  novembre  dernier  ! 


( 1 3 p.) 1 780*  33  Ad 

Somme  de  ce  chapitre 325g*  h*  7d 


PLOMBERIE. 

iei'-i  5 janvier  : à Jaques  Lucas,  plombier,  pour  les 
ouvrages  de  plomberie  qu’il  a faits  dans  les  bàtimens 
en  dehors  du  château  pendant  les  six  derniers  mois 
169.5  (2  p.) 292*+  103 

29  juillet  : à luy,  pour  les  six  premiers  mois  1696,  ! 

déduction  faite  de  358H  i/i33d  pour  8968  livres  pesant  ! 
de  retailles  de  plomb  qui  luy  ont  esté  vendues,  à âo*  j 

le  millier - 1 83tt  1 1 3 8d 

Somme  de  ce  chapitre £76*  13  8d 

grosse  peinture. 

11  mars- 21  octobre:  à Estienne  Bourgault,  peintre,  | 
pour  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits  dans  j 
les  dehors  du  château  depuis  le  mois  d’aoust  1695  j 
jusqu’au  mois  d’aoust  1696  (5  p.) 779*  19*  1<! 

. 

PAVE. 

i5  janvier  : à Louis  Regnouf,  paveur,  pour  ses  ou-  I 
vrages  de  pavé  dans  les  bàtimens  des  dehors  du  château 
pendant  le  mois  de  décembre  169 5 . 101*  0S  9^ 

22  avril-  U novembre  : à luy,  sur  les  mêmes  ouvrages  j 
pendant  l’année  1696  (5  p.) 1021*  7"  7'’ 

2 décembre  : à luy,  pour  toises  3/4  de  pavé  de  cail- 
lou relevé  et  reposé  de  neuf  à deux  glacis  sur  les  rigolles 

des  Gatines  et  bois  d’Eslancourt 78*  63  3d 

Somme  de  ce  chapitre  ....  1200*  1 4 3 7d 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

9 septembre  : à Gilles  Le  Moïne,  fondeur,  pour  ses  j 
ouvrages  aux  fontaines  des  dehors  du  château  en  1 6g5  ! 

et  1696 i4i*  i4s  6d 

22  avril  : à Lochon,  ébéniste,  pour  les  ouvrages  de 
bronze  doré  qu’il  a fait  pour  une  cheminée  de  la  Sur- 
intendance  des  bàtimens  du  Roy  à Versailles.  70**  i8s  8d 
'Somme  de  ce  chapitre 21 2*  i33  2d 

MARBRERIE. 

29  juillet  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  ouvrages 


de  marbre  qu’il  a fait  à deux  cheminées  des  apartemens 
de  la  Surintendance  des  bàtimens  à Versailles.  216*  io! 

RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

i5  janvier  : à Jean  Varisse,  ramonneur  de  chemi- 
nées, pour  avoir  ramonné  les  cheminées  des  bàtimens  des 
dehors  du  château  pendant  les  six  derniers  mois  1696. 

• • 99tt  153 

2 5 mars  : à luy,  pour  le  travail  qu’il  a fait  pour 
éteindre  le  feu  en  plusieurs  cheminées  desd.  bàtimens. 
22*  1 o3 

20  may  : à Jean  Padelain,  pour  les  cheminées  qu’il  a 
ramonnées  pendant  les  quatre  premiers  mois  1696.  . . 
129*  5S 

Somme  de  ce  chapitre 261*  ios 

VUIDANGES  DE  FOSSE  D’AYSANCE. 

17  juin -4  novembre:  à Mathurin  Arnaud,  vuidan- 
geur,  pour  plusieurs  dégorgemens  de  tuiaux  et  vuidange 
de  fosses  d’aysance  qu’il  a fait  dans  les  bàtimens  des  de- 
hors pendant  la  présente  année  (2p.)....  270*  173  8d 

CONDUITES  DE  FER  ET  DE  GRAIS. 

1 5 janvier- 26  aoust  : à Charles-François  Pollard, 
à compte  du  déposage  et  de  la  voiture  des  tuiaux  de 
fonte  de  fer  de  6 pouces,  qu’il  fait  déposer  proche  Main- 
tenon  pour  Marly  (11  p.) 3700* 

18  novembre  1696-13  janvier  1697  : à luy,  sur  les 

tuiaux  d’un  pied  de  diamettre  pour  les  fontaines  du  jar- 
din de  Marly  (2  p.) 5ooo* 

12  aoust- 21  octobre  : à Louis-François  Pollard, 
pour  le  déposage,  reposage  et  fourniture  de  tuiaux  de 
fer  de  fonte  de  plusieurs  diamètres  pour  les  fontaines  des 
jardins  de  Meudon  (2  p.) 73o*  53 

23  septembre- 16  décembre  : à Denis  Anceait,  sur 
les  ouvrages  de  ciment  et  conduite  de  grais  posées  h 

l’aqueduc  de  la  Geurinière  (5  p.) 4 00* 

Somme  de  ce  chapitre 9830*  53 

DIVERSES  DÉPENSES. 

i5  janvier  : à Antoine  Diettre,  couvreur  de  chaume, 
pour  les  réparations  qu’il  a faites  aux  couvertures  des 
glacières  du  Parc-aux-Gerfs 1 6*  53 

1 2 février  : à Ringuet,  charon , pour  les  outils  qu’il  a 
fait  pour  remplir  lesd.  glacières 32*  i33 

8 avril  -4  novembre:  au  sr  Branlard,  fayancier,  pour 
les  carreaux  de  Holande  et  de  Lizieux  et  cent  cloches  de 
verre  qu’il  a fournis  (2p.) 186*  1 63 
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8 janvier  : à Jaques  Le  Chat,  pour  un  batteau  qu’il  a 
livré  pour  mettre  dans  l’étang  de  Roquaneourt. . . . ài** 
23  septembre  : à luy,  pour  un  autre  batteau  pour  le 

réservoir  de  Chèvreloup go** 

g septembre -7  octobre  : au  sr  Houry,  inspecteur, 
pour  les  réparations  de  maçonnerie,  charpenterie  et 
couverture  de  la  maison  de  la  Croix  blanche,  size  au 

Perray,  destinée  pour  son  logement  (2  p.) 202** 

ier  janvier- 1 1 novembre  : aux  hommes  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy,  sous  la  conduite  des  srs  Bour- 
gault  et  Matis,  arpenteurs,  à leur  ayder  à faire  les  ar- 
pentages des  bois  et  des  autres  hérittages  occupez  par 
les  travaux  du  Roy  des  environs  de  Versailles,  depuis  le 
mois  de  novembre  1 6g5  jusqu’au  mois  d’octobre  der- 
nier, y compris  1 3ot+  pour  papier  à dessiner,  toile  pour 
coîer  des  caries,  chandelles  et  autres  frais  par  eux  faits 

pendant  1695  (6  p.) 951**  103 

22  avril  - 1 8 novembre  : ausd.  srs  Bourgault  et  Matis, 
pour  leurs  apointemens  des  trois  premiers  quartiers 

1696  (7  p.) 2700** 

8 janvier- icr  juillet  : au  sr  Chuppin,  dessinateur, 
pour  la  dépense  qu’il  a faite  dans  le  bureau  des  plans 
des  Bàtimens  pendant  les  six  derniers  mois  1695  et  les 

six  premiers  169G  (2p.) 270**  19" 

8 janvier  : au  sr  Muguet,  imprimeur,  pour  les  impri- 
mez qu’il  a fait  pour  lesd.  Bàtimens  pendant  1695.  . . 

1 1 o*+ 

1 8 mars  : au  sr  Tanevot  père,  pour  menus  frais  de 
papier  à dessiner,  plumes,  crayons  et  couleurs  qu’il  a 
employez  à plusieurs  mémoires  et  dessins  faits  pendant 
ifig5 27**  18* 

8 juillet- 23  décembre  : au  sr  Mesmyn,  pour  son 

remboursement  des  dépenses  qu’il  a fait  pour  les  bureaux 
de  la  Surintendance  pendant  la  présente  année  1696 
(3p.) i3ào**  7S  6d 

9 décembre  : au  sr  Drouard,  parfait  payement  de 

3oo**  pour  le  voyage  qu’il  a fait  en  Normandie,  du 
1 5 septembre  au  3o  octobre,  pour  aller  chercher  et  faire 
tirer  la  roche  de  Bayeux  nécessaire  pour  la  cascade  de 
Marly 100** 

A luy,  pour  plusieurs  voyages  qu’il  a faits  de  Ver- 
sailles à Grosrouvre,  eu  juillet,  aoust,  novembre  et  dé- 
cembre, pour  faire  tirer  les  grès  nécessaires  pour  lad. 

cascade 200** 

3 février  1697  : a veu'e  Malo,  marchand  épicier 

à Versailles,  pour  journées  de  chevaux  et  flambeaux  de 
cire  jaune  et  blanche,  fournis  pour  le  service  du  Roy  en 

1 682  et  1 683  232^ 

Somme  de  ce  chapitre 65oi**  83  6d 


JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

1er  janvier-  16  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  au  magasin  des  démolitions 
des  bàtimens  du  Roy  à Versailles,  pour  leurs  journées 
depuis  le  i5  décembre  1695  jusqu’au  i5  décembre  1696 

(26  p.) 2 565**  7* 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  des  plombs  pen- 
dant le  même  temps  (26  p.) 358*t  7*  6d 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  du  fer  pendant  le 

même  temps  (26  p.) 3g6**  8S 

Somme  de  ce  chapitre 3320**  2 3 6d 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  SOUS  M.  VILLIAR D. 

ier  janvier- 2 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy,  tant  à la  conduite  des  fon- 
taines des  eaux  bonnes  à boire  qu’aux  nivellemens,  de- 
puis le  mois  de  décembre  1 696  jusqu’au  mois  de  novembre 


1696  (12  p.) 592**  iis 

26  février  : au  sr  Villiard,  pour  la  dépense  qu’il  a 
faite  en  1681  au  sujet  desd.  nivellemens..  . . 117**  io* 


1 6 septembre  : à Denis  Anceau  , fontainier,  pour  l’ou- 
vrage qu’il  a fait  pour  faire  une  porte  et  deux  ailerons 
de  mur  au  regard  des  bonnes  eaux  de  Glatigny.  37**  2 3 

2 5 novembre  : à luy,  à compte  du  pavé  qu’il  a fait 


dans  les  aqueducs  desd.  eaux  de  Glatigni 1 00** 

Somme  de  ce  chapitre 8^7**  33 


JOURNÉES  D’OUVRIERS  SOUS  LE  Sr  DE  SAINTE-CATHERINE. 

29  janvier- 7 octobre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé 
en  divers  endroits  sous  le  sr  de  Sainte-Catherine  et  le 

sr  Parisot,  en  169b  et  1696  (5  p.) A27**  2S  6d 

i5  avril-  i5  juillet  : à ceux  qui  ont  entretenu  et  net- 
toyé les  rigolles  des  plaines  de  Saclay,  Trappes,  Coi- 
gnières  et  le  Perray  pendant  les  six  premiers  mois  1696 

(2p.) à 00** 

7 octobre  : à Lionnois  père,  pour  les  menus  entre- 
tenemens  et  réparations  des  rigolles  et  ouvrages  de  la 
plaine  de  Cognières,  pendant  le  quartier  de  juillet.  5o** 
A Lionnois  fils,  pour  idem  à ceux  des  aqueducs  de  la 

plaine  de  Trappes  pendant  le  même  temps 5o** 

A Flabé,  pour  idem  à ceux  de  la  plaine  du  Perray 

. . 5 0** 

2 décembre  : à Lionnois  et  autres,  pour  menues  dé- 


penses   1 3**  1 53 

h novembre  : à Barthélémy  Luce  et  autres,  pour  me- 
nues dépenses. 25** 

Somme  de  ce  chapitre  ....  ioi5**  17*  6d 
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CHÂTEAU  DE  COMPÏÈGNE. 

29  janvier  - 2 1 octobre  : au  sr  Bullot,  pour  l’entretien 
des  routtes  et  fossez  de  la  forest  de  Compiègne  pendant 
les  six  derniers  mois  i6p5  et  les  six  premiers  1696 

(4  p.) 700** 

29  janvier- 21  octobre  : à Laurens  Dauvin,  charpen- 
tier, pour  l’entretien  des  ponts  pendant  le  même  temps 

(4p.) 170** 

12-26  février:  à Jaques  Camay  et  la  veuve  Chambois, 
maçons,  parfait  payement  de  1 35gtt  8S  6d  pour  leurs 
ouvrages  de  maçonnerie  au  château  de  Compiègne  en 

i6g5  (2  p.) 3optt  8S  6d 

26  février- 18  novembre  : à eux,  pour  l’entretien 
des  couvertures  pendant  les  six  derniers  mois  1695  et 

les  six  premiers  1696  (4  p.) 4oott 

12-16  février  : à Jean  Delaporte  et  François  Caste- 
lot,  parfait  payement  de  1182*1  p0ur  la  menuiserie 
qu’ils  ont  fait  aud.  château  en  169b  (2  p.). . . 282**  is 
12  février- 18  mars  : au  sr  Esmery,  concierge,  pour 
l’entretien  des  terrasses  et  jardins  et  remplissage  de  la 

glacière  pendant  l’année  169b  (2  p.) 4oo** 

25  mars- 8 juillet  : à Chéret,  vitrier,  pour  l’entretien 
des  vitres  dud.  château  pendant  les  six  derniers  mois 

i6g5  et  les  six  premiers  1696  (2  p.) îoo** 

Somme  de  ce  chapitre 23 1 itt  9’  6d 

JARDIN  POTAGER. 

2 5 mars-  18  novembre:  à François  Le  Normand,  jar- 
dinier ayant  l’entretien  du  jardin  potager  de  Versailles, 
à compte  dud.  entretien  pendant  l’année  1696  (18  p.). 
10800*1 

JARDINS  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

22  janvier  : à Charles  Janson,  jardinier,  pour  l’en- 
tretenement  du  jardin  du  Cheny  pendant  une  année.  70** 
A Nicolas  Gombault,  jardinier,  pour  l’entretien  de  ce- 

luy  de  la  Chancellerie  pendant  une  année 6o** 

18  mars- 25  novembre  : à Henry  Dupuis,  jardinier, 
ayant  l’entretien  des  allées  du  jardin,  orangerie  et  pour- 
tour du  canal  de  Versailles,  pour  led.  entretien  pendant 

l’année  1696  ( 18  p.) 10800** 

A André  Dupuis  fils,  ayant  celuy  du  jardin  et  pépi- 
nière de  Trianon,  pour  led.  entretien  pendant  l’année 

1 696  (19  p.) 95oo*t 

25  mars  : à Philbert  Dupuis  fils,  pour  l’entretien  du 


| jardin  de  la  Surintendance  des  bâtimens  de  Versailles 

pendant  l’année  1695 i5ott 

ier  avril- 16  décembre  : à Pierre  Lisqui,  marbrier, 
ayant  l’entretien  de  tous  les  ouvrages  de  marbre  et  d’ar- 
chitecture, pour  led.  entretien  pendant  l’année  1696 

| (9  P-) i35o*t 

ier  avril- 25  novembre  : à Bertin,  sculpleur,  ayant 
l’entretien  de  toutes  les  figures  et  autres  ouvrages  de 
sculpture  en  marbre  dud.  jardin,  pour  led.  entretien  pen- 
dant l’année  1696  (9  p.) 1695** 

27  may-  16  septembre  : au  sr  DROUARD,rocailleur,  pour 
l’entretien  des  rocailles  du  jardin  de  Versailles  pendant 

les  six  premiers  mois  1696  (4  p.) i3oott 

24  juin- 1 4 octobre  : à Remy  Janson,  jardinier,  pour 
l’entretien  des  allées,  plattes-bandes  et  gazons  de  la  pièce 
des  Suisses  et  du  Mail,  pour  les  six  premiers  mois  1696 


(2p.).... 5oott 

Somme  de  ce  chapitre 2.5425*1 


FONTAINES  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

î”  janvier- 1 4 octobre  : â Maisonneuve,  garçon  fon- 
tainier  à Trianon,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier 


1695  et  des  trois  derniers  1696  (4p.) 5o5tt 

ier  janvier- i4  octobre  : à Desjardins,  autre,  pour 
ses  gages  pendant  le  même  temps  (4p.) 4oott 


18  mars- 1 4 octobre  : à Le  Moyne,  fondeur,  ayant 
l’entretien  de  tous  les  ouvrages  de  cuivre  des  fontaines  de 
Versailles,  pour  les  trois  derniers  mois  1 6g5  et  les  six 

premiers  1696  (4  p.) 11 2.5*1 

ier  avril  - 10  décembre  : à Claude  Denis  l’aîné,  ayant 
l’entretien  des  fontaines  de  Versailles,  à compte  dud.  en- 
tretien pendant  l’année  1696  (9  p.) 3420+* 

ier  avril- 10  décembre:  à Remy  Denis  le  jeune,  ayant 
l’entretien  des  fontaines  de  Trianon,  de  la  fontaine  de 
la  décharge  du  canal  et  des  réservoirs  au-dessus  de  Tria- 
non , à compte  dud.  entretien  pendant  l’année  1 696  (9p.) 

1260*1 

8 avril -4  novembre  : à Charles-François  Polard, 

ayant  l’entretien  de  toutes  les  conduites  de  tuiaux  de 
fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Versailles, 
Trianon,  la  Ménagerie  et  de  celles  de  la  Machine,  â 
compte  dud.  entretien  pendant  l’année  1696  (8p.)... 

5200** 

i5  avril- 15  octobre  : à Thomas  La  Cire,  compagnon 
fontainier,  pour  ses  gages  des  trois  premiers  quartiers 


1696  (3p.) 75o** 

A Vitry,  autre,  pour  idem  (3  p.) 780*1 

A Lambert,  autre,  pour  idem  (3  p.) 750** 
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A Musaut,  autre,  à la  butte  de  Montboron,  pour  idem 


(3  p.) 760** 

A Moriette,  autre,  aux  réservoirs  du  Parc-aux-Cerfs , 

pour  idem  (3  p.) 760** 

A André  Defert,  autre,  pour  idem  (3p.)....  760** 
A Baclet,  garçon  fontainier,  pour  idem  (3  p.).  4o5** 

A Godet,  autre,  pour  idem  (3  p.) 4o5** 

A La er ens,  autre,  pour  idem  (3p.) 4o5*t 

A Thomas,  autre,  pour  idem  (3  p.) 4o5** 

A Pinet,  autre,  pour  idem  (3p.) 4o5** 

A Blaise  Reglet,  autre,  pour  idem  (3  p.)....  4o5** 

A Tessier,  autre,  pour  idem  (3  p.) 4o5** 

A Louis  Bazolet,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . . 4o5*t 


ai  juin -23  septembre  :à  Denis  Anceau,  pour  l’en- 
tretien des  aqueducs  et  conduites  de  tuiaux  des  eaux 
bonnes  à boire  pendant  les  six  premiers  mois  1696 


(2p.) 3oo** 

Somme  de  ce  chapitre 20060** 


GAGES  D’OFFICIERS,  MATELOTS  ET  GONDOLLIERS 
SERVANS  SUR  LE  CANAL  DE  VERSAILLES. 

8 janvier -9  décembre  : aux  mariniers  de  rame  qui 
ont  servi  sur  le  canal  de  Versailles  depuis  le  mois  de  dé- 
cembre 1695  jusqu’au  mois  de  novembre  1696  (12  p.) 

1260** 

32  avril- 28  octobre  : à Cristodiile  Le  Roux,  maitre 
des  matelots,  pour  ses  gages  des  trois  premiers  quartiers 


1696  (3  p.) 825** 

A Mathieu  Suart,  comité  de  la  galère,  pour  ses  gages 

pendant  le  même  temps  (3p.) 900** 

A Jean  Bourdon,  sous-comite  de  la  galère,  pour  idem 

(3p.) 63o** 

A Jaques  Le  Comte,  charpentier,  pour  idem  (3  p.)  . . 

63ott 

A Nicolas  Manessier,  autre,  idem  (3  p. ) . . . . 63o** 

A Jean  Candon,  autre,  idem  (3  p.  ) 63o** 

A Joseph  Ciiesne,  autre,  idem  (3  p.) 63o** 

A Jaques  Fosse,  calfateur,  idem  (3  p.) 63o*t 

A Jaques  Douville,  autre,  idem  (3p.) 63o** 

A Jean  Merseron, garde-magasin,  idem  (3  p.).  63o** 

A Jean  Guernel,  matelot,  idem  (3  p.) 4o5*t 

A Noël  Coste,  idem  (3  p.) 4o5** 

A André  Morel,  autre,  idem  (3  p.) 4o5** 

A Nicolas  Granval,  autre,  idem  (3p.) 4o5*+ 

A Joseph  Trevan,  autre,  idem  (3  p. ) 4o5** 

A Jean  Masurier,  autre,  idem  (3  p.) 4o5** 

A Michel  Lavienne,  autre,  idem  (3  p.) 4o5** 

A François  Vidotti,  autre,  idem  (3  p.) 4o5** 

Jean-Baptiste  Juste,  autre,  idem  (3p.)....  405*1 


A Nicolas  Savarv,  autre,  idem  (3p.) 4o5** 

8 janvier- 28  octobre  : à Jsaac  Busigni,  autre,  pour 

ses  gages  du  dernier  quartier  1695  et  des  trois  premiers 
1696  (4  p.) 54 ott 

29  avril- 11  novembre  : à Jean  Massagati,  ancien 
gondollier  Vénitien,  pour  ses  gages  pendant  les  trois 

premiers  quartiers  1696(3  p.) 900II 

A Palmarin  Palmarini,  autre,  idem  (3p.)...  900*1 
A Pierre  Massagati,  autre,  idem  (3p.)....  1080** 

A Barthélémy  Pancalonio,  idem  (3p.) 6761* 

A Vincent  Doria,  autre,  idem  (3p.) 675** 

A Benoit  Borelly,  autre,  idem  (3  p.) 676*1 

A Pierre  Scodea,  autre,  idem  (3  p.) 67 5** 

A Jean  Palmarini,  autre,  idem  (3  p.) 676*1 

9 septembre  : à Jean  Merseron  , dit  La  Violette  , garde- 

magasin  du  canal,  par  gratification  pendant  les  six  pre- 
miers mois  1 696 1 5o** 

Somme  de  ce  chapitre 19830** 

ENTRETIENS  DES  COUVERTURES 

DES  MAISONS  ROYALLES. 

22  avril -26  aoust  : à la  veuve  Estienne  Yvon,  cou- 
vreur, pour  l’entretien  qu’elle  fait  faire  des  couvertures 
des  maisons  royalles  et  maisons  appartenant  au  Roy  pen- 
dant l’année  1 696  ( 4 p.) 1200*1 

2 4 avril- 21  octobre  : à elle,  pour  l’entretien  des 

maisons  royalles  de  Versailles  (6p.) 36oo'* 

22  avril-  16  décembre  : à Noël  Martin,  couvreur, 
pour  l’entretien  des  couvertures  du  château  do  Vincennes, 
dépendances  et  nouveau  couvent  des  Capucines  pendant 

l’année  1696  (8  p.) 960** 

1 5 juillet  - 18  novembre:  au  nommé  Armet,  couvreur, 
pour  l’entretien  des  couvertures  du  palais  du  Luxem- 
bourg pendant  les  2e  et  3°  quartiers  1696  (2  p.).  3oo** 
Somme  de  ce  chapitre 6060** 

DIVERSES  MAISONS  ROYALLES. 


MAÇONNERIE. 

1er  janvier  : à Jean  Benoist,  entrepreneur,  pour  par- 
fait payement  de  261**  i8s  2d  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  château  de  Vincennes 

pendant  les  six  derniers  mois  i6g5 1 6 1 **  i8s  2d 

22  avril -23  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a fait  aud.  château  pendant  l’année 

1696  (3  p.) 662*1  i33  iod 

29  janvier- 26  mars  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  ma- 
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çonncrie  aux  maisons  royalles  et  maisons  apartenantes 
au  Roy  à Paris  pendant  les  quatre  derniers  mois  1695 

(5p.) io83tt  2 5 g'1 * 

20  mav-16  décembre  : à luy,  à compte  sur  sesdits 
ouvrages  pendant  l’année  1696  ( i3  p.) . - 2 4o6tt  3“  5d 
8 avril  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  maçonnerie  aux 

escuries  de  Monseigneur  en  1695 i56tt3d 

12  février- ier  juillet  : à la  veuve  Antoine  Paris,  par- 
fait payement  de  760*+  2S  à quov  montent  les  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a fait  à la  maison  des  Gobelins  en 

169.3  ( 4 p.) 36ott  2S 

ier  janvier- 12  février  : à Marot,  entrepreneur,  par- 
fait payement  de  24641+  i6s  pour  la  maçonnerie  qu’il  a 
faite  au  caveau  sous  la  chapelle  de  la  Reyne,  au  Val-de- 

Grâce  (2  p.) 364*+  163 

22  avril- ier  juillet  : à Pierre  Le  Maistre  le  neveu, 
pour  le  mur  de  clôture  qu’il  a fait  dans  la  ruelle  joignant 
la  fontaine  Saint-Ovide,  proche  la  place  de  Vandôme 

(3  p.) x.  562++  id 

7 octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pour  clore  les  bà- 
timens  de  la  bibliothèque1  de  lad.  place.  ...  1 0 1 tt  u5 
11  mars  : à Pitron,  entrepreneur,  pour  les  ouvrages 
de  maçonnerie  dans  l’iiôtei  occupé  par  M.  le  Premier  à 

Paris,  en  1694 53++  19“  gd 

iô  janvier- 7 octobre  : à la  veuve  Forcoy,  fontninier, 
pour  l’entretien  qu’elle  a fait  aux  bassins  et  conduites  de 
décharges  au  jardin  des  Thuilleries , pendant  les  six  der- 
niers mois  1695  et  les  six  premiers  1696  (4  p.).  200++ 

29  juillet  : à elle,  pour  ouvrages  à la  pierrée  de  dé- 
charge des  fontaines  du  jardin  des  Thuilleries  et  à la 
Samaritaine  au  delà  de  son  entretien 1 1*+  7“ 

Somme  de  ce  chapitre  ....  61  i3++  i4s  3d 

TERRASSES. 

15-29  janvier:  aux  nommez  Bricot  et  Roger,  ter- 
rassiers, pour  les  terres  qu’ils  ont  enlevées  à la  petite 
cour  joignant  le  pavillon  des  Thuilleries  du  côté  de  la 

grande  écurie  (2  p.) 121++  i3s  7d 

1er  juillet- 7 octobre  : à Pierre  Start,  voiturier,  pour 
cent  voyes  de  fumier  livré  pour  les  nouvelles  couches 

au  Jardin  royal  des  plantes  en  1696  (2p.) ioo++ 

16  décembre  : à Galliot,  jardinier,  à compte  de  la 
fouille  et  transport  de  terre  qu’il  fait  au  long  de  la 

1 On  avait  réservé  en  façade  sur  la  place  Vendôme  un  em- 

placement où  devaient  être  édifiés  les  bâtiments  de  la  Bi-  | 
bliothèque  royale.  Les  travaux  furent  commencés;  mais  on  ] 
les  interrompit  au  bout  de  peu  de  temps.  (Voir  A.  de  Bois- 
lisle,  La  place  clés  Victoires  cl  la  place  Vendôme,  dans  les 

Mémoires  de  la  Société  de  l’Histoire  de  Paris,  1888.  ) 


petite  rivière  des  Gobelins  dans  la  dépendance  de  la 


maison  des  Gobelins 5o++ 

Somme  de  ce  chapitre 271+1  1 33  7e1 


CHARPENTERIE. 

29  janvier- 26  février  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La 
Porte,  pour  ses  ouvrages  de  charpenterie  aux  maisons 
royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy  à Paris,  pendant 
les  quatre  derniers  mois  i6g5  (2  p.) . . . . 429!+  ios  5d 
3 juin- 2 décembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 
et  de  ceux  faits  à une  écurie  proche  le  palais  des  Thuil- 


leries pendant  l’année  1696  (5p.) iooo++ 

11  mars  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux  écuries  de 
Monseigneur  en  1695 66++  185  4d 


12  février  : à Dumagni,  charpentier,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a faits  en  i6g3  au  châssis  du  groupe  de  Proserpine. 

8++  i5* 

26  février  : à La  Croix,  charpentier,  pour  ouvrages 
de  charpenterie  et  dépenses  qu’il  a faits  pour  sortir  des 
alteliers  du  Louvre  la  figure  de  marbre  représentant 
Arion  et  le  groupe  de  marbre  représentant  X Enlèvement 
de  Proserpine , et  pour  les  conduire  à Versailles.  182++  i“ 
Somme  de  ce  chapitre 1 687++  4!  gd 

COUVERTURE. 

20  mars  : à Noël  Martin,  couvreur,  pour  ses  ouvrages 
de  couverture  à la  maison  des  Gobelins,  outre  son  entre- 
tien, pendant  1 6g4  et  1695 1 5 5++  7’ 

8 avril  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  château  de  Vincenncs 

pendant  1694  et  1695 219++  3S  iod 

17  juin  : à la  veuve  Yvon,  couvreur,  pour  ouvrages 
de  couverture  aux  maisons  royalles  et  maisons  aparte- 
nantes au  Roy  à Paris,  outre  son  entretien,  pendant  les 

quatre  derniers  mois  1695 1 a 8++  1 9* 

29  juillet  : à elle,  à compte  des  ouvrages  de  couver- 
ture qu’elle  a faits  aux  écuries  et  remises  dans  la  petite 
cour  du  palais  des  Thuilleries  et  autres  maisons  royalles 

et  maisons  appartenantes  au  Roy  à Paris 200++ 

Somme  de  ce  chapitre 703++  9’  iod 

MENUISERIE. 

29  janvier  : à Lesciiaudelle,  menuisier,  pour  ouvrages 


faits  aux  Gobelins  en  1695 23++  5J 

20  may  : à luy,  pour  idem  en  1696 22++  i5s 


17  juin- 16  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
menuiserie  à la  chapelle  des  Gobelins  (7  p.). . . . 675++ 
ier-i5  janvier  : à Laurens  Rochebois,  menuisier, 
pour  la  menuiserie  qu’il  a faite  à la  chapelle  de  la  Reyne 
au  Val-de-Gràce,  et  aux  maisons  royalles  et  maisons  apar- 
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tenantes  au  Rov,  pendant  les  quatre  derniers  mois  i6q5 

(2  p.) 233h  4 5 3a 

12  février- 8 avril  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux  cour 

et  pavillons  des  Thuilleries  (3p.) 3i4tt  i83  4d  j 

G may-2  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  menui-  ! 
sérié  aux  écuries  et  remises  dans  la  petite  cour  dud. 
palais  et  autres  maisons  royalies  aparlenantes  au  Roy 

(np.) i3/i8tti5s5d 

16  décembre  : à Richaud,  menuisier,  à compte  de  ses 
ouvrages  de  menuiserie  à la  maison  occupée  par  M.  le 
comte  de  Grammont,  aparlenant  au  Roy  à Paris. . i5ott 
12  février- 2 décembre  : à Simon  Gillot,  menuisier, 
pour  ouvrages  de  menuiserie  au  château  de  Vincennes 
pendant  les  huit  derniers  mois  169.5  et  les  neuf  premiers 

mois  1696  (3  p.) 1 93h  6s  6d 

11  mars  : à Pierre  Guérin,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  2 45tt  8S  gd  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  à l’hôtel  occupé  par  M.  le  Premier 

à Paris  en  1694 1 4 8S  gd 

11  mars- 9 septembre  : au  nommé  Justin,  menui- 
sier, pour  ses  ouvrages  de  menuiserie  aux  écuries  de 
Monseigneur  en  1696  et  1696  (2  p.)..  . 226^  1 3S  iid  j 
Somme  de  ce  chapitre 3333tt  7’  2d 

SERRURERIE. 

11  mars- 2 décembre  : à Robert  Boutet,  serrurier, 
pour  ouvrages  de  serrurerie  aux  maisons  royalies  et 
maisons  apartenantes  au  Roy  à Paris,  depuis  le  mois  de 
décembre  1696  jusqu’au  mois  d’octobre  1696  (4  p.). . . 

367^  7’  6d  i 

i5  juillet-  23  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux  | 
nouvelles  écuries  et  remises  des  Thuilleries  (3p.)....  i 
36ott  35  ! 


i5  juillet  : à Jean  Le  Vavasseur,  pour  serrurerie  faite 

aux  Gobelins  en  1 6g4  et  1 695 1 4tt  6S 

ier  janvier-26  aoust  : à Nicolas  Lerov,  serrurier, 
pour  ouvrages  de  serrurerie  au  château  de  Vincennes  en 

1695  et  1696  (2  p.) 129tt  *45  6d 

12  février  : à Nicolas  Raguin,  serrurier,  pour  ouvrages 

à l’Observatoire  en  i6g4  et  i6g5 4 7 ++  3 * 

1"  janvier  : à François  Lucas,  serrurier,  parfait 
payement  de  712^  7’  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  pour  la  chapelle  de  la  Reyne  et 

caveau  au-dessous,  au  Val-de-Grâce 1 37^  7“ 

11  mars  : à luy,  pour  ouvrages  de  serrurerie  aux 

écuries  de  Monseigneur  en  1695  et  1696  (3  p.) 

467«  ig59d 

i5  juin- 26  aoust  : à Fontaine,  serrurier,  pour  les 


ouvrages  de  serrurerie  à la  maison  des  Gobelins  en  1 696 
(2  p.) 1 12tt  io! 

Somme  de  ce  chapitre 1 636^  1 os  9d 

VITRERIE. 

29  janvier- 7 octobre  : à Charles-François  Jaquet, 
vitrier,  pour  l’entretien  des  vitres  du  château  de  Vin- 
cennes et  dépendances,  de  la  maison  des  Gobelins  et 
Jardin  royal  des  plantes,  pendant  Jes  six  derniers  mois 

1695  et  six  premiers  1696  (4  p.) 7Ôott 

20  may  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a 
faits  au  delà  de  son  entretien  en  1695  et  en  1696.  . . 

~ . . 29^  17’  iod 

26  aoust  : à Abraham,  vitrier,  pour  les  ouvrages  de 
vitrerie  qu’il  a fait  à la  fonderie  du  sieur  Keller,  à 

l’Arsenal,  en  iGg4 82^  i4snd 

i5  janvier- 21  octobre  : à la  veuve  Janson,  vitrier, 
pour  l’entretien  des  vitres  du  château  de  Madrid,  la 
Savonnerie,  l’orangerie  du  Roulle,  la  maison  des  cignes, 
les  maisons  occupées  par  M.  le  comte  de  Grammont  et 
M.  Felibien,  la  Samaritaine  et  l’Observatoire,  pendant 
les  six  derniers  mois  i6g5  et  les  six  premiers  1696 

(4  p.) 4oott 

26  février  : à elle,  pour  ses  ouvrages  de  vitrerie  auxd. 
endroits,  au  delà  de  l’entretien,  en  1 6g 5 - . i3tt  185  4d 
29  janvier- 7 octobre:  à elle,  pour  ses  ouvrages  de 
vitrerie  au  Louvre,  Garde  meuble  de  la  Couronne,  hôtel 
de  Grammont  et  magasin  du  sr  Fossier  pendant  les  six 
derniers  mois  de  1696  et  les  six  premiers  de  1696 

(4  p.) 200** 

9 septembre  : à elle,  pour  ses  ouvrages  de  vitrerie  aux 
croisées  de  la  salle  des  antiques  au  Louvre.  . G4tt  i4s  2d 
29  juillet-  18  novembre  : à elle  et  à Antoine  Janson, 
pour  leurs  ouvrages  de  vitrerie  au  palais  du  Luxembourg 
pendant  les  deuxième  et  troisième  quartiers  1696(2  p.) 

• • * 1 5ott 

i5  janvier- 7 octobre  : à Gombault,  vitrier,  pour  l’en- 
tretien des  vitres  du  palais  des  Thuilleries  pendant  les 
six  derniers  mois  i6g5  et  les  six  premiers  1696  (4  p. ) 

4ootl  2 s 7e1 

29  janvier- 21  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
vitres  aux  grandes  et  petites  écuries  de  Monseigneur  et 
leurs  dépendances,  et  des  maisons  où  logent  M"  de 
Congy  et  Le  Nostre,  l’orangerie  des  Thuilleries,  l’Impri- 
merie royalle  et  la  Bibliothèque,  pendant  les  six  derniers 

mois  1695  et  les  six  premiers  1696  (4  p.) 2 00tt 

26  février-4  novembre:  à luy,  pour  celuy  des  vitres 
du  nouveau  couvent  des  Capucines,  pour  le  même  temps 
(4  p.) 200tt 
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12  aoust  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  vitrerie,  outre 
son  entretien,  aux  maisons  royalles  et  maisons  apartenantes 
au  Roy  pendant  les  six  premiers  mois  1 6>>G  . 7 iâs  8d 
Somme  de  ce  chapitre 9 566^  2S  6d 

PAVÉ. 

11  mars- 23  septembre:  à Louis  Regnouf,  paveur, 

pour  ses  ouvrages  de  pavé  au  palais  des  Thuilleries, 
château  de  Vincennes  et  autres  maisons  apartenantes  au 
Roy  à Paris,  pendant  les  six  derniers  mois  1695  et  les 
six  premiers  1696  (2p.) 5i2tt  i8s  2<l 

PEINTURE. 

20  novembre  : aux  héritiers  Philipes  Le  Clerc  , peintre 
sur  verre,  à compte  de  la  peinture  sur  verre  qu’il  a fait 
aux  vitraux  de  l’église  des  Invalides îoo11 

3 juin- 2 décembre  : au  sr  Joubert,  peintre,  pour 
vingt-quatre  desseins  de  plantes  rares  qu’il  a peintes  en 
mignature  sur  vélin  pour  estre  iriserez  dans  la  suilte  des 
livres  de  plantes  de  mignalures  du  cabinet  de  S.  M. 
(4p.) bon1* 

1 5 janvier-  7 octobre  : au  sr  Coespel  le  père,  peintre,  j 

pour  parfait  payement  de  1800*+  pour  les  tableaux  de 
rabesque  qu’il  a fait  pour  une  tapisserie  de  Trianon  et 
pour  les  Gobelins  (3  p.) i3ooH 

1 2 aoust  : au  s1'  Martin  , peintre,  à compte  des  tableaux 

de  la  veüe  de  l’orangerie  de  Versailles  et  de  la  ville  de 
Mons,  qu’il  fait  pour  Marly . . . 200H 

i5  janvier- 29  juillet:  au  sr  Francisque,  peintre, 
pour  un  tableau  représentant  deux  gerfaux,  qu’il  a peint 
d’après  nature  (2  p.) 260^ 

icr-i5  janvier  : au  s1'  Lefebvre,  peintre,  pour  les 
ouvrages  de  peinture  qu’il  a fait  à la  chapelle  de  la 
Reyne  et  caveau  au-dessous,  aux  maisons  royalles  et 
maisons  apartenantes  au  Roy,  en  169O.  . . . 1 36H  2 5 3tl 

i5  juillet-  16  décembre  : à luy,  sur  lesd.  ouvrages  de 

peinture  pendant  la  présente  année  1696  (2  p.) 

323tt  1 1 3 1 d 

Somme  de  ce  chapitre 2909^  i3“  4d 

DORURE. 

12  aoust  : au  sr-  Laisné,  doreur,  pour  avoir  doré  la 
bordure  du  tableau  de  l’autel  de  la  chapelle  des  Gobe- 
lins  Ô3tt  2S  8d 

2 décembre  : au  sr  Petit,  pour  la  dorure  de  deux 

bordures  de  tableaux  pour  la  petite  gallerie  du  Roy  à 
Versailles 32tt  ios 

Somme  de  ce  chapitre 75**  12*  8d 
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SCULPTURE. 

2 décembre:  au  sr  Goupil,  sculpteur,  pour  la  sculp- 
ture de  deux  bordures  de  tableaux 58tt 

12  aoust:  au  sr  Gérardin,  sculpteur,  pour  ouvrage 
fait  au  bassin  du  grand  parterre  du  jardin  du  Luxem- 
bourg pour  en  rejointer  les  tablettes  de  marbre,  en 

juillet 2itt  12S 

21  octobre- 2 décembre  : au  sr  Granier,  sculpteur,  à 
compte  du  groupe  qu’il  fait  en  marbre,  représentant  Ino 
et  Mélicerte  (2  p.) 200tt 

2 décembre  : à luy,  sur  le  petit  modelle  d’un  groupe , 

qu’il  a fait  en  cire  pour  le  jetter  en  bronze,  représentant 
Petus  et  Aria 1 00** 

20  may  : au  sr  Barois,  sculpteur,  à compte  de  deux 
Termes  qu’il  a fait  en  marbre,  représentons  Vertumne  et 

Pommone 2 0 o^ 

17  juin-23  septembre:  à Baptiste  Tüby,  sculpteur, 
à compte  du  groupe  du  Laocoon  qu’il  fait  en  marbre 

(/1  p.) 4oott 

6 may-  i5  juillet  : au  sr  Slodtz,  sculpteur,  à compte 
d’un  grand  modelle  du  groupe  de  Prolhée  et  Aristée  qu’il 

fait  en  bronze  (3p.) 4oott 

26  aoust  : à luy,  sur  le  petit  groupe  de  cuivre  qu’il  a 

réparé ioott 

23  septembre- 2 décembre  : à luy,  sur  la  figure  qu’il 
fait  en  marbre  représentant  Ilannibal  (3  p.).  . . . 3ooH 
29  aoust-  16  décembre  : à Varrin  et  Langlois,  sculp- 
teurs fondeurs,  à compte  des  fontaines  de  plomb  qu’ils 

font  pour  Marly  (8  p.) i8oott 

Somme  de  ce  chapitre 3579^  12” 

OUVRAGES  DE  BRONZE. 

t6  décembre  : au  nommé  Roger,  fondeur,  à compte 
d’une  petite  figure  qu’il  a fondue  et  qu’il  a réparée  en 
bronze,  représentant  la  nimphe  Calislo,  du  modèle  du 

sr  Flamex ioott 

26  février-  ier  juillet  : à Dominico  Cuccy,  ébeniste  et 
fondeur,  pour  les  bordures  de  bronze  de  miroir  qu’il  a 
fait  pour  Meudon  (2  p.) îôo11  i2s  2d 

3 juin  : au  sr  Le  Pileur,  fondeur,  à compte  de  la 
j petite  statue  équestre  du  Roy,  du  modelle  de  celle  de  la 

place  de  Vandôme,  qu’il  a fondue  en  bronze.  . . . 200^ 
29  janvier  : au  sr  Nainville,  fondeur,  à compte  de 
la  fonte  qu’il  fait  du  bronze  resté  avec  l’escume  et  cendre 
du  jet  de  la  statue  équestre  du  Roy  de  l’hôtel  de  Van- 
dôme  6ott 

26  février  : à la  veuve  du  sr  Dbouart,  fondeur,  pour 
j les  ouvrages  qu’il  a fait  au  moule  du  modelle  en  petit  de 
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lad.  statue  équestre  du  Roy  par  le  sr  Girardon,  sculp- 


teur  1 0 0+* 

26  aoust  : à Chevillard,  fonlainier,  pour  ouvrages  aux 

fontaines  du  château  de  Vincennes 16*+ 

Somme  de  ce  chapitre 626*+  1 2S  2“ 


DESSEINS  ET  GRAVURE. 

i5  janvier  : au  s1'  Le  Clerc,  dessinateur  et  graveur 
en  taille-douce,  pour  les  desseins  qu’il  a fait  pour  les 

jetions  des  Bâtimens  de  i6g5  et  1696 5o*+ 

i3  may  : à luy,  pour  trois  cents  estampes  qu’il  a gra- 
vées d’après  M.  Le  Brun,  qu’il  a livrées  pour  le  Roy,  à 

20’ pour  chacune 3oo++ 

9 septembre  -4  novembre  : à luy,  à compte  d’une 
planche  qu’il  a gravée , représentant  la  prise  de  Bouchain 

(2p.) 3oo++ 

Somme  de  ce  chapitre 65o++ 

MARBRERIE. 

24  novembre:  à Hubert  Misson,  marbrier,  à compte 
de  la  façon  des  ouvrages  de  pavé  de  marbre  qu’il  a fait 

pour  l’église  royalle  des  Invalides 1 628**  7*  9e1 

27  janvier  : à luy,  parfait  payement  de  2o5++  is  4d  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a fait  à Meu- 

don  en  1696 171++  17“  iod 

26  février -17  juin  : à luy,  parfait  payement  de 
778*+  16*  id  pour  les  susd.  ouvrages  pendant  1696 

(,  p.) ...  3,8»  «ri- 

2 3 septembre  : à luy,  à compte  de  cinq  socles  de 
marbre  blanc  qu’il  fait  pour  mettre  sous  des  Termes 

dans  le  jardin  de  Versailles 546++  17’  9“ 

24  novembre:  à luy,  sur  ses  ouvrages  des  années  pré- 
cédentes  2423ttlJSld 

1 er-2  9 janvier  : à François  Deschamps,  marbrier,  pour 
ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  pour  le  revêtement  du 
dedans  de  l’armoire  du  caveau  de  la  chapelle  de  la  Reyne 
au  Val-de-Grâce,  parfait  payement  de  8o3*+  4’  id  (3  p.) 

653*+  4S  3d 

i3  may- 21  octobre  : à luy,  parfait  payement  de 
i453*+  6S  7d  pour  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  à 
une  cheminée  de  la  garde-robe  du  Roy  à Marly  (4  p.). 

. . 6i4*+  i4*  4d 

i3-20  may  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  marbre  qu’il 
fait  à douze  faux  manteaux  de  cheminées  pour  les  aparte- 

mens  de  Marly  (2p.) 392*+  1 5* 

i3  may  : à luy,  sur  son  travail  à l’attique  de  la  che- 
minée de  la  petite  chambre  de  Monseigneur,  à Versailles 

....' 871+12*8“ 

21  octobre  - 16  décembre  : à luy,  à compte  d’un  pied 
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d’eslal  de  marbre  qu’il  fait  pour  Y Enlèvement  de  Proser- 
pine (2  p.) 25o*+ 

29  janvier  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  à compte  des 
ouvrages  de  marbre  qu’il  fait  à la  cheminée  du  cabinet 
de  Madame  la  princesse  de  Conti  douairière,  à Versailles 

5H  1 93  9“ 

26  février  : à luy,  à compte  des  ouvrages  qu’il  fait 

dans  l’apartement  de  Monseigneur 3o+*  i3s  5d 

Qi  octobre  : à Robert,  mouleur,  à compte  des  creux 
et  bas-reliefs  de  plâtre  qu’il  a moulez  d’après  le  sr  Gi- 
rardon pour  servir  à faire  le  pied  d’estal  en  marbre  du 

groupe  de  l 'Enlèvement  de  Proserpine 5o++ 

Somme  de  ce  chapitre. . . . 7223*+  19*  nd 

DIVERSES  DÉPENSES. 

2.3  décembre  : à Butterfield,  géographe,  pour  l’ou- 
vrage qu’il  a fait  pour  rétablir  le  globe  de  marbre  de 

Meudon,  y compris  ses  voyages 200*+ 

29  janvier:  à Varisse,  ramonneur,  pour  les  cheminées 
qu’il  a ramonnées  au  palais  des  Thuilleries,  à l’orange- 
rie du  Roulle  et  autres  endroits 1 5++  4* 

12  février- 12  aoust  : à Cristophe  le  jeune,  vuidan- 
geur,  pour  vuidange  de  fosses  d’aysance  aux  maisons 
royalles  et  maisons  appartenant  au  Roy  à Paris,  en  1694 

et  169b  (2p.) 1 o8*+  iod 

26  février  : au  sr  Fossier  , garde  des  magasins  du  Roy, 
pour  les  dépenses  qu’il  a faites  pour  conduire  de  Paris 
à Versailles  sur  un  traineau  une  figure  de  marbre  re- 
présentant Arion 1 4 2+1 

1 1 mars  : à luy,  pour  avoir  transporté  un  groupe  de 

V Enlèvement  de  Proserpine 292*+  2’ 

2 5 mars  : à luy,  pour  avoir  transporté  le  modèle  en 

plâtre  dud.  groupe,  en  février  dernier 55*+  io* 

2 décembre  : à luy,  pour  le  payement  de  1 42 1 2 1 livres 
pesant  de  plomb  qu’il  a achepté  pour  les  bâtimens  du 

Roy 26448*+  3*  5d 

2 décembre  : à luy,  pour  son  remboursement  de  plu- 
sieurs dépenses  qu’il  a faites  en  1695  et  1696  (2  p.).  . 

1 527*+  1 9*  6d 

2 5 mars -6  may  : au  sr  de  Beaulieu,  apoticaire  du 
Roy,  pour  le  remboursement  de  la  moitié  du  mur  mi- 
toyen qu’il  a fait  construire  entre  la  maison  qu’il  a fait 
rétablir  et  une  maison  apartenante  au  Roy  dans  la  rue 
Saint-Vincent  à Paris,  dont  le  Roy  est  tenu  (2  p.). . . . 

322*+  1 2*  8d 

8 janvier  : au  sr  Houasse,  garde  des  tableaux  du  Roy 
à Paris,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour  des  gradins 
de  menuiserie  servans  à poser  les  bronzes,  marbres, 

4 
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yvoires,  bas-reliefs  et  terres  cuittes  qui  sont  à sa  garde. 

37tt3! 

i5  janvier  : au  commissaire  des  pauvres  de  la  par- 
roisse  de  Saint-Roch,  pour  la  taxe  de  l’hôtel  de  Van- 
dôme,  les  écuries  de  Monseigneur  et  l’Académie  royalle, 
où  logent  les  écuiers  de  la  grande  écurie,  rue  Saint-Hon- 

noré,  pour  l’année  1695 78tt 

39  janvier  : à Doussot  l’aîné,  expert  en  bâtimens, 
pour  les  vacations  qu’il  a faites  à toiser  et  véritfier  les 
ouvrages  faits  en  1695  aux  maisons  royalles  ....  i35tt 
1 3 février  : à Louis  Lair  , voiturier,  pour  la  dépense 
qu’il  a faite  pour  rentrer  des  trenches  de  marbre  dans 
les  magasins  et  couvrir  celles  provenans  du  pavé  de 

l’église  des  Invalides 46tt  i5s 

36  février  : à luy,  pour  un  cheval  qu’il  a perdu  en 
voiturant  de  Paris  à Versailles  en  traineau  le  groupe  de 

marbre  de  l 'Enlèvement  de  Proserpine 200** 

36  aoust  : à luy,  pour  la  voiture  de  plusieurs  figures 
de  marbre  à Versailles,  Marly  et  Meudon,  du  4 juin  au 

7 aoust 3 64** 

36  février  : à Porcher,  pour  un  cheval  qu’il  a perdu 

en  menant  led.  groupe  de  Proserpine i5o** 

Au  sr  Jumelle,  épinglier,  pour  les  treillis  de  fil  de  fer 
qu’il  a fait  aux  portes  des  armoires  du  caveau  de  la  cha- 
pelle de  la  Reyne  au  Val-de-Grâce ntt  1 is  6d 

A la  veuve  Jullin,  pour  le  loyer  des  baliveaux  et 
planches  de  sapin  qui  ont  servi  à tendre  les  tapisseries 
le  long  de  la  place  des  Thuilleries,  devant  le  peristil  du 
Louvre  et  garde-meuble  du  Roy,  aux  deux  Festes-Dieu  de 

l’année  1 6g3 4ott 

3 5 mars:  au  sr  Gaulard,  concierge  de  l’hôtel  des  Am- 
bassadeurs extraordinaires , pour  la  dépense  qu’il  a faite 
à faire  frolter  les  planches  et  nettoyer  led.  hôtel  pendant 

le  séjour  de  M.  l’ambassadeur  de  Portugal ifiH 

33  avril- 12  aoust  : au  sr  Antoine,  imprimeur,  pour 
73o  épreuves  des  Conquestes  du  Roy  qu’il  a imprimées 

en  la  présente  année 7i**  123  6d 

20  may  : aud.  Jumelle,  pour  ouvrages  de  fil  de  fer 
aux  croisées  des  écuries  du  château  de  Vincennes.  . . . 

i6tt  6S  9d 

Au  sr  JjOrry,  pour  réparations  aux  horloges  des  Gobe- 

lins  et  de  la  Savonnerie  pendant  1696 57** 

1 7 juin  : au  sr  Veillot,  arpenteur,  pour  le  temps  qu’il 
a esté  employé  à mesurer  et  prendre  l’assiette  du  parc  et 

jardin  du  Luxembourg 20** 

1 2 aoust  : à Barrère  , concierge  du  Luxembourg,  pour 
la  dépense  qu’il  a faite  pour  les  tentures,  au  long  de  la 
dépendance  dud.  palais,  les  deux  jours  de  la  Feste-Dieu, 


et  du  reposoir  qui  a esté  fait  sous  le  dôme  le  jour  de  la 

seconde  feste 2 5ott 

26  aoust  : au  sr  Jumelle,  pour  treillis  de  fil  de  fer 
qu’il  a fait  au  devant  des  vitres  de  la  salle  du  magasin 

des  antiques  au  Louvre  en  aoust 26**  i55  6d 

2 1 septembre  : au  sr  Sinfray,  sur  les  frais  qui  se  font 
pour  le  recouvrement  des  deniers  dûs  au  Roy  par  la  suc- 
cession de  feu  sr  Manessier,  trésorier  général  desd.  bâti- 
mens   5oott 

s3  septembre- 31  octobre  : au  sr  Doussot  l’ainé,  ex- 
pert des  bâtimens,  pour  les  vacations  aux  vérifications, 
mémoires  et  toisez  des  ouvrages  faits  pour  le  Roy  à Paris 
en  1696  (2  p.) 61 5tt 

16  décembre  : à Le  Comte,  charon  , pour  ouvrages  de 

charonnage  qu’il  a fait  aux  binards  pour  transporter  les 
figures  et  autres  ouvrages  de  marbre  pour  le  service  du 
Roy  pendant  1696  et  1696 g4tt  185 

Somme  de  ce  chapitre.  . . 3 1 7 4 a**  3J  1 od 

GOBELINS. 

8 janvier  : au  sr  Anguier,  peintre,  pour  ses  apoinle- 

mens  des  six  derniers  mois  de  i6g4 îoo*1 

A Baptiste,  peintre  fleuriste,  pour  idem îoo*1 

26  aoust  : à luy,  pour  les  journées  qu’il  a travaillé 
sur  la  moire  de  soye  à peindre  les  fleurs  et  fruits  à la 

bordure  de  la  pièce  du  Passage  du  Rhin 253** 

8 janvier:  au  sr  Leclerc,  dessinateur  et  graveur,  pour 
ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1694  ....  i5ott 
Aux  s”  Tuby,  Coisvox,  Le  Clerc  et  Verdier,  pour  le 
soin  et  conduite  de  l’Académie  des  Gobelins,  poser  le 
modèle  et  instruire  les  élèves  pendant  les  six  derniers 
mois  1694 i5ott 

17  juin  : au  sr  Anguier  et  autres,  pour  leurs  apointe- 
mens de  l’année  1695  et  des  six  premiers  mois  1696.  . 
775tt 

8 janvier  : à Jans,  tapissier  haute-lissier,  pour  les 

apointemens  des  six  derniers  mois  1694 7ott 

5 février- s3  décembre  : à luy,  pour  la  pension  qu’il 
a plu  au  Roy  lui  accorder  en  considération  de  la  cessa- 
tion des  ouvrages  de  la  manufacture  des  Gobelins  pen- 
dant la  guerre,  et  ce  pour  l’année  i6g5  (4p.)..  6oott 
8 janvier  : à Lefebvre  le  père,  pour  ses  apointemens 

des  six  derniers  mois  1694  75** 

5 février- 23  décembre:  à luy,  pour  sa  pension  pen- 
dant l’année  1696  (4p.) 6oott 

8 janvier  : à Lefebvre  le  fils,  pour  ses  apointemens 
des  six  derniers  mois  1694 5oH 
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5 février- 24  décembre  :à  luv,  pour  sa  pension  pen- 
dant l’année  1695  (4  p.) 5oott 

8 janvier  : à La  Crois  le  père,  tapissier  de  basse 
lisse,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1696. 

75tt 

5 février- a3  décembre  : à luy,  pour  sa  pension  de 

l’année  1695  (4  p.) 5oott 

12  aoust-25  novembre:  à La  Croix  père  et  fils,  à 
compte  de  deux  morceaux  de  tapisserie  basse  lisse  qu’ils 
font  pour  servir,  dans  une  niche  à Trianon,  à la  ten- 
ture en  basse  lisse  des  arabesques  à fonds  rouge  des  Douze 


Mois  (2p.) 34ott 

5 février- 23  décembre  : à La  Croix  le  fils,  pour  sa 

pension  de  l’année  i6g5  (4  p.) 3oott 

5 février  - 2 3 décembre  : à Lafp.aye,  tapissier  en  basse 
lisse,  pour  sa  pension  de  l’année  1695  (4  p.)  . . 3oott 


12  aoust-2  5 novembre  : à luy,  à compte  de  deux 
morceaux  de  tapisserie  desd.  Douze  Mois  (2  p.).  200N 
5 février  : à Soüet,  autre,  pour  sa  pension  de  l’an- 
née 1696  (4  p.) 3oott 

12  aoust-25  novembre  : à luy,  à compte  de  deux 
morceaux  de  tapisserie  de  la  tenture  desd.  Douze  Mois 

(2  P-) i9°tt 

29  janvier- 21  octobre  : au  sr  Pichon,  prestre  chape- 
lain de  la  Savonnerie,  pour  avoir  cellébré  le  service  di- 
vin dans  la  chapelle  de  lad.  maison  pendant  l’année  1695 

et  les  six  premiers  mois  1696  (3  p.) 36ott 

29  janvier -23  décembre  : au  s1'  Cozette,  concierge 
de  la  maison  des  Gobelins,  pour  ses  apointemens  des 
six  derniers  mois  i6g5  et  des  six  premiers  1G96  (8  p.) 

24oott 

29  janvier- 25  novembre  : à luy,  pour  son  rembour- 
sement des  menues  dépenses  qu’il  a fait  pendant  led. 

temps  (8p.) 68 1 H 1 8* 

12  février- 18  novembre  : à Lafosse,  peintre,  pour 
sa  pension  des  six  derniers  mois  1 69 5 et  des  trois  pre- 
miers 1696  (3p.) ii25tt 

A Jouvenet,  autre,  pour  sa  pension  pendant  le  même 

temps  (3  p.) goott 

18  mars- 25  novembre:  à Yvart,  peintre,  pour  son 
remboursement  des  sommes  qu’il  a avancées  pour  les 
desseins  et  peintures  pendant  les  six  derniers  mois  i6g5 

et  trois  premiers  1696  (4  p.) 268^  19’ 

18  mars  : au  sr  Branky,  lapidaire,  pour  ses  apointe- 
mens des  six  derniers  mois  1 6g5  et  des  trois  premiers 

1696  (4  p.)... i44ott 

A luy,  pour  les  journées  d’un  homme  qui  luy  a aydé 
à sçier  et  polir  les  pierres,  qu’il  a employé  pendant 
led.  temps,  à 25“  par  jour  (5  p.) 494*+  17“ 


Au  sr  Mathieu  Nivard,  chapelain,  pour  ses  apointe- 
mens pendant  les  six  derniers  mois  1695  et  les  six 

premiers  1696  (4  p.) ôoo1* 

Au  sr  Lunague,  chirurgien,  pour  ses  apointemens  des 
six  derniers  mois  169b  et  des  trois  premiers  1696 

(3  p.) 3ooH 

A Saint-Leger,  portier,  pour  ses  apointemens  des  six 

derniers  mois  1695  et  des  six  premiers  1696  (4  p.).  . . 

3oott 

1 6 septembre  : à luy,  pour  son  just’acorps  des  livrées 

du  Roy  pendant  la  présente  année  1696 5ott 

18  mars- 25  novembre  : à Louis  Galliot,  jardinier, 
pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1695  et  des 

six  premiers  1696  (4p.) 400** 

8 avril  : au  sr  Corneille,  peintre,  pour  la  pension  que 
le  Roy  lui  a accordée  pendant  l’année  1695,  au  lieu  et 
place  du  s*  de  Sève,  peintre,  qui  en  avoit  une  sur  l’état 

des  Gobelins 200^ 

20  may  : au  sr  Bénard,  teinturier,  pour  livres  de  laine 
qu’il  a teintes  en  cramoisy  pour  les  tapisseries  que  l’on 

fait  aux  Gobelins 72^ 

29  juillet- 18  novembre  : au  sr  Houasse  , peintre,  à 
compte  de  sa  pension  pendant  les  six  premiers  mois  1 696 

(2  p.) 5oott 

2 décembre  : au  sr  Turpin,  marchand,  à compte  des 
laines  d’Angleterre  et  des  laines  en  cliaine  qu’il  a fourni 

pour  les  Gobelins . a5ott 

Au  sr  Nivelon,  dessinateur,  à compte  de  sa  pension 

de  l’année  1696  iooH 

Somme  de  ce  chapitre i5975tt  i4‘ 

JARDIN  ROYAL. 

ie‘  janvier  : à Jean  Brement,  jardinier  du  Jardin 
royal  des  plantes,  pour  l’entretien  et  culture  du  petit 
jardin  des  plantes  joignant  les  couches,  outre  son  en- 
tretien ordinaire,  et  pour  le  soin  qu’il  a eu  de  balayer 
et  nettoyer  l’amphitéâtre  pendant  les  démonstrations  de 

l’année  i6q5 109** 

i5  janvier- 7 octobre  : à luy,  pour  l’entretien  du 

Jardin  royal  des  plantes  pendant  les  six  derniers  mois 

169b  et  les  six  premiers  1696  (4  p.) 25oott 

8 avril  : à luy,  pour  les  cloches  de  verre  qu’il  a 

acheptées  pour  led.  jardin 66tt 

1 5 juillet  : à luy,  par  gratification  en  considération 
d’un  petit  garçon  qu’il  a pris  auprès  de  luy  pour  l’in- 
struire à la  cognoissance  des  plantes  rares aoott 

i5  janvier-7  octobre  : à Chaillou,  portier  dud.'Jar- 
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(lin,  pour  ses  gages  pendant  les  six  derniers  mois  1696 

et  les  six  premiers  1696  (4  p.) 4bott 

39  janvier  - 18  novembre  : au  sr  Fagon,  premier  mé- 
decin du  Roy,  pour  ses  appointemens  comme  sous-dé- 
monstraleur  au  Jardin  royal  des  plantes,  pendant  les 

années  1694,  1695  et  1696  (3  p.) 36oott 

8 avril  - 18  aoust  : à luy,  comme  démonstrateur  pen- 
dant les  années  i6g5  et  1696  (2  p.) 3ooott 

97  janvier  1697-  18  aoust  1697  : à luy,  comme  sur- 
intendant  des  démonstrations  intérieures  de  plantes  et 
opérations  médecinales  au  Jardin  royal , pour  ses  apoin- 
temens  en  lad.  qualité  pendant  1696  (9p.)...  6ooott 
11  mars- 6 may  : à Simon  Boulduc  , apoticaire,  pour 
la  dépense  du  cours  de  chimie  qu’il  a enseigné  au  labo- 
ratoire du  Jardin  royal  pendant  l’année  169b  (9  p.). . . 

442^  gs 

18  mars- 19  aoust  : au  sr  Beaupré,  garçon  du  labo- 
ratoire, pour  ses  apointemens  des  années  1 69 4 et  169b 


(2  p.) 4oott 

32  avril  : au  s1'  Boudin,  autre  garçon  dud.  laboratoire, 
pour  ses  apointemens  de  l’année  169b 200tt 


3 juin- 12  aoust  : au  sr  Duvernay,  pour  la  dépense 
des  deux  cours  de  démonstration  d’anatomie  et  chirurgie 
qu’il  a fait  au  Jardin  royal  pendant  l’année  169b  (2  p.). 

5oott 

Somme  de  ce  chapitre 1 7 A b8tt  9* 

ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  PARIS. 

39  janvier- 12  aoust  : au  sr  Petit,  pour  douze  mé- 
dailles d’argent  qu’il  a livrées  pour  les  petits  prix  de 
l’Académie  pendant  les  six  derniers  mois  de  169b  et  les 
six  premiers  de  1696,  y compris  3 11  pour  la  tournure 

desd.  médailles  (2*p. ) 268^  9*  4d 

1 9 février  : à luy,  pour  douze  médailles  d’argent  qu’il 

a livrées  pendant  l’année  1 6q3  284tt  6S  6d 

12  février- 21  octobre  : au  sr  Houasse,  trésorier  de 
l’Académie  de  peinture  et  sculpture,  pour  l’entretien 
d’icelle  pendant  le  dernier  quartier  169b  et  les  trois 

premiers  1696  (3  p.) 2000^ 

2b  novembre  : à luy,  ayant  la  garde  des  tableaux  du 
Roy  à Paris,  pour  son  remboursement  des  dépenses 
faites  pour  transcrire  et  relier  cinq  inventaires  des  des- 
seins de  S.  M 7 3tt  17* 

10  juin- 16  décembre  : au  sr  Lefebvre,  portier  de 
l’Académie  de  peinture  et  de  sculpture  établie  au 
Louvre,  pour  les  apointemens  de  l’année  1696  (2  p.). 
45o« 


4 novembre  : à Sébastien  Régnault,  pour  son  rem- 
boursement de  la  provision  de  gros  bois,  cotterets,  fa- 
gots, bougies  et  autres  menues  dépenses  qu’il  a fait  en 
1696  pour  les  Conférences  de  l’Académie  d’architecture. 

ioott 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 3i  76^  i2s  iod 

" ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  ROME. 

b février- 9 décembre  : au  sr  Clerx,  pour  son  rem- 
boursement des  sommes  qu’il  a fait  remettre  à Rome 
en  cinq  lettres  de  change  payables  au  sr  de  la  Teulière, 
pour  employer  aux  dépenses  de  lad.  académie,  tirées 

sur  le  sr  de  Steinbier  (5p.) 11  b8ott 

6 may  : au  sr  Le  Pautre,  élève  de  lad.  académie, 
pour  l’indemniser  du  voyage  qu’il  vient  de  faire  icv  et 

de  celuv  qu’il  va  faire  pour  y retourner 3ooH 

b novembre  : au  s’  de  Saint-Yves,  peintre,  pour  lui 
donner  moyen  d’aller  à Rome  à lad.  académie.  . . iboti 
Somme  de  ce  chapitre i2o3otl 


LOYERS  DE  MAISONS. 

1er  janvier- 1 3 may  : au  s1'  Lefebvre,  contrôleur, 
J pour  le  loyer  de  son  logement  à Versailles  pendant  les 
six  derniers  mois  1694  et  l’année  169b  (3  p.).  i8oott 
22  janvier  : au  sr  Jouault,  pour  une  année  et  demie 
du  loyer  d’une  maison  size  à ConUans-Sainte-IIonno- 
j rine,  occupée  par  le  Suisse  de  la  troisième  porte  nou- 
vellement faite  pour  la  commodité  des  habitans  du  lieu, 
à raison  de.  45tt  par  an,  appartenant  à Étienne  Jolivet, 

débiteur  du  s1  Jouault 67^  105 

22  janvier  : à Louis  de  Lalande,  jardinier  de  l’oran- 
gerie de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  le  loyer  de  la 

maison  qu’il  a occupée  en  169b ibott 

A la  veuve  Bellier  , jardinière  du  parterre  en  gazon 

dud.  château,  pour  idem  en  169b ibott 

A Pierre  et  François  Coustillier , jardiniers  du  Val, 
: pour  le  loyer  de  leur  maison  pendant  l’année  169b..  . . 

200^ 

A Louis  Baccary,  dit  Dilligent,  pour  le  loyer  de  sa 

: chambre  pendant  1695 3ott 

Aux  s”  Bourgault  etMATis,  arpenteurs,  pour  le  loyer 

de  leurs  maisons  à Versailles  pendant  169b 24ott 

22  janvier  : au  sr  Moreau,  pour  le  loyer  de  son  loge- 
ment à Versailles  en  169b ioott 

19  février1:'  à Léonard  Minpon,  dit  Laroche,  garçon 
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poseur  de  luiaux  de  fer!  à Marly,  pour  le  loyer  de  son 

logement  pendant  1695 3o*+ 

a 5 mars  : à Muzard,  garçon  fontainier  à Meudon, 
pour  le  loyer  de  son  logement  pendant  les  six  derniers 
mois  1695,  et  pendant  janvier  et  février  1696.  . . 32+* 
ier  avril  : au  sr  Lescdyek  , dessinateur  à Marly,  pour 

vle  loyer  de  son  logement  pendant  1695 3o*+ 

i3  may  : au  sr  Jumel,  dessinateur,  pour  le  loyer  de 

sa  chambre  pendant  six  mois 36*+ 

ier  juillet  : au  sr  Marchand,  pour  le  loyer  de  son  lo- 
gement à Versailles  pendant  les  six  premiers  mois  1696. 

100*+ 

ier  juillet- 20  décembre:  au  s1' Jolly,  pour  le  loyer 
de  son  logement  pendant  les  trois  derniers  quartiers 

1696  (3  p.) 3oo++ 

5 aoust  : à Claude  Dobye,  inspecteur  à Marly,  pour 

son  logement  pendant  1 69 5 5o*+  I 

9 septembre  : à la  veuve  Clément,  pour  deux  années 
du  loyer  d’un  arpent  de  terre  à elle  apartenant,  occupé 
par  le  magasin  des  marbres  du  Cours-la-Reyne . 120*+ 

21  octobre  : à la  veuve  Puteaux,  pour  le  loyer  de  sa 
maison  size  à Meudon,  occupée  par  les  inspecteurs  des 
bàtimens,  pendant  le  deuxième  quartier  1696..  . ia5*+ 

18  novembre  : au  sr  Martin,  garde  à cheval  au  Per- 
ray,  pour  une  année  du  loyer  de  son  logement.  . . 4o++ 

27  décembre  : aux  héritiers  de  la  dame  Cornuel,  à 
compte  du  loyer  de  neuf  maisons  à la  Halle-Barbier.  . . 

600++ 

Somme  de  ce  chapitre 4aoo*+  tos 

JARDIN  DE  TOULON. 

18  novembre  : au  s1'  de  la  Ravoye,  trésorier  général 
de  la  marine,  pour  son  remboursement  de  ce  qu’il  a 
payé  à Toulon  pour  l’entretien  du  jardin  du  Roy  sçitué 
au  terroir  de  lad.  ville,  servant  à peupler  les  oignons  de 
fleurs  pour  les  jardins  des  maisons  rovalles,  pendant  les 
six  premiers  mois  1696 810*+  4S  2d 

CHÂTEAU  DE  MONCEAU. 

8 janvier  - 29  juillet  : à Simon  Bega  et  Claude  Du  val, 
couvreurs,  pour  l’entretien  des  couvertures  dud.  château 
pendant  les  six  derniers  mois  i6g5  et  les  six  premiers 

1 696  ( 2 p.) 35o*+ 

8janvier-29  juillet  : à Nicolas  Gavelle,  serrurier, 
pour  l’entretien  de  la  serrurerie  pendant  le  même  temps 
(2  p.) 12  0*+ 


2 septembre  : à luy,  pour  ouvrages  de  serrurerie  aud. 

château i5*+4s 

8 avril  : à Jean  Labonté,  à compte  des  épines  qu’il 

deffriche  dans  les  jardins  dud.  château 5o++ 

29  juillet  : à Nicolas  Presson,  vitrier,  pour  ouvrages 
de  vitrerie  aud.  château  en  1695  et  1696  . . 1 2++  85  8d 
2 septembre:  à Jean  Legendre,  pour  la  grande  porte 
cochère  de  menuiserie  qu’il  a faite  au  jardin  de  la  Reyne 

dud.  château  * 22++ 45 

25  novembre  : à Jaques  Guillot,  dit  La  Poussière, 
maçon,  pour  les  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a fait 

aud.  château 61++  7*  6'1 

Somme  de  ce  chapitre..  .....  63 1++  4S  2d 

FONDS  LIBELLEZ. 

8 janvier  : au  nommé  Dupont,  tapissier,  pour  son 
payement  d’un  dessus  de  forme  et  un  dessus  de  tabou- 
ret de  laine,  ouvrage  de  la  Savonnerie,  qu’il  a fournis 
au  Garde-meuble  de  la  Couronne,  contenant  ensemble 
une  aune  1/2  1/6  5/72°  carrée  en  superficie,  à raison 

de  i65++  l’aune 286++  9*  2d 

A Jean  Gauray,  menuisier,  pour  parfait  payement  de 
12255+*  1 8S  8J  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  et  dehors 
d’iceluy,  depuis  i683  jusqu’à  présent.  . . 7o55++  i8s  8d 
22  janvier  : au  nommé  Nivet,  menuisier,  pour  par- 
fait payement  de  61/198+!  9“  7e1  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  par  luy  faits  aux  maisons  royalles 

de  1682  à 1690 6648++  9’  7d 

Aud.  Nivet  et  à Millot,  autre  menuisier,  parfait 
payement  de  30902*+  8S  2d  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  menuiserie  qu’ils  ont  faits  au  château  de  Marly  en 

1687  et  1688 2552++  8‘  2d 

Aud.  Nivet  et  à Rivet,  menuisiers,  parfait  payement 
de  2 12/1*+  i2s  à quoy  montent  leurs  ouvrages  de  menui- 
serie à la  salle  du  bal  à Saint-Germain-en-Laye,  pendant 

i684  et  i685 524*+  125 

Au  sr  Chartier,  tuteur  des  enfans  mineurs  du  feu 
sr  François  Leroux  de  la  Tour,  contrôleur  d’oflice  de 
la  Maison  du  Roy,  pour  son  remboursement  du  fonds  et 
des  bérittages  et  non  jouissance  d’iceux,  apartenant  auxd. 
enfans  mineurs,  occupez  par  les  travaux  faits  par  ordre 
de  S.  M.  sur  la  butte  Montboron  eni684.  17105++ 17’ 
2 4 janvier  : au  nommé  Nivet,  menuisier,  parfait 
payement  de  12243**  a5  7d  à quoy  montent  les  ouvrages 

qu'il  a faits  à Meudon  en  1695 3ooo*+ 

2 4 février  : aux  héritiers  d’ËTiENNE  Carel  et  à Pierre 
Fontvielle  , menuisiers,  parfait  payement  de  62700*+  3’  7** 


tr 
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à quoy  montent  tes  ouvrages  de  menuiserie  qu’ils  ont 
faits  au  château  de  Saint-Germain-en-Laye,  de  1682  à 

1686 i8865tt3s7d 

A eux  et  à Antoine  Rivet,  menuisier,  parfait  paye- 

ment de  6ioott  2 3 nd  à quoy  montent  leurs  ouvrages 
de  menuiserie  au  manège  derrière  tes  grandes  écuries 

en  1 685 11  o6H  2S  1 id 

A eux,  parfait  payement  de  i3346ott  i4s  iod  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’ils  ont  faits  tant 
au  château  de  Versailles  et  dépendances  qu’aux  dehors 

d’iceluy,  de  1 684  à 1689 7610^  i4s  iod 

A Nicolas  Carel,  menuisier,  parfait  payement  de 
7087  itt  1 4 * 6d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie par  luy  faits  tant  au  château  de  Versailles  et  bàti- 
raens  des  dehors  d’iceluy  qu’à  Trianon,  de  1687  à 1693 

5721^  1 4S  6d 

Au  sr  Houasse,  peintre,  parfait  payement  de  607  ott 
pour  quatorze  tableaux  qu’il  a faits  et  livrez  tant  à Tria- 
non qu’à  la  parroisse,  de  1686  à 1693 3770tt 

A luy,  sçavoir  : 3ooH  pour  dix-huit  mois  de  sa  pen- 
sion de  200N  de  peintre  pour  les  histoires,  45ott  pour 
idem,  finis  le  dernier  décembre  1 6g5 , de  sa  pension  de 
3oott  comme  garde  des  tableaux  de  l’hôtel  de  Gramont 
à Paris,  et  25ott  pour  les  six  derniers  mois  1695  de  sa 

nouvelle  pension  de  5oott  en  lad.  qualité iooott 

Au  sr  Herlant  et  Gie,  pour  la  voilure  de  Paris  au 
port  de  Valvin  de  995  pieds  cubes  de  pierre  d’Arqueuil, 
à 8S  le  pied,  de  la  fourniture  et  pareille  voiture  de 
i42  toises  6 pieds  de  pierre  de  Saint-Leu,  à 1211  le 
tonneau,  le  tout  pour  Fontainebleau  en  1688,  et  pour 
la  livraison  au  port  de  Mantes  de  86  tonneaux  de  pierre 
de  Saint-Leu  pour  le  château  de  Maintenon  en  1686,  à 

4tt  le  tonneau 2426^  53  8d 

27  février  : à la  veuve  et  héritiers  du  nommé  Aubry, 
paveur,  pour  parfait  payement  de  1 3 5 5 a+t  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  à Chambord  en 
1 683 1 4 5 a*1 

25  mars  : à Louis  Houdouin,  Nicolas  Durel,  et  hé- 

ritiers de  feu  Pierre  Collinot,  jardiniers,  pour  parfait 
payement  de  44s63H  i6s  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  recouppes,  gazons  et  treillages  qu’ils  ont  faits  dans  le 
jardin  de  Versailles,  de  1 685  à 1687 3o63tt  i6s 

26  mars  : à Jean  Bergbron  le  jeune,  entrepreneur, 
pour  parfait  payement  de  8527 6S  4d  à quoy  montent 
ses  ouvrages  de  maçonnerie  pour  construire  les  réser- 
voirs du  Parc-aux-Cerfs  et  les  faisanderies  de  Reine- 
moulin  et  de  Moulineaux,  de  1 684  à 1688.  1 77 4tt  6S  4d 

ier  avril  : au  nommé  Collin,  paveur,  pour  payement 


des  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  à la  grande  écurie  du 

Roy  à Versailles  en  1682 3 1 93^  9“  6d 

2 avril  : au  sr  Jaques  Tarade,  entrepreneur  de  char- 
penterie, pour  parfait  payement  de  76624^  2"  6d  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  à la 
Ménagerie  et  à l’avant-cour  du  château  de  Versailles  de 
1 663  jusqu’en  1666.... 3862  4tt  2S  6d 

15  avril  : aux  nommez  Fouquet,  Gautier  et  Beignet, 

maçons,  pour  parfait  payement  de  29969^  i6s  id  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  et  de  conroy 
qu’ils  ont  faits  de  1 685  à 1688  pour  construire  le  ré- 
servoir de  la  Charité  d’Avon  dans  le  parc  de  Fontaine- 
bleau   3i  1 9**  i6!  id 

Aux  héritiers  de  Laurens  Gilbon,  6oott  pour  leur  rem- 
boursement tant  du  fonds  que  de  la  non  jouissance 
d’une  maison,  cour,  jardin  et  grange  à eux  apartenans, 
sçituez  dans  la  grande  rue  du  village  du  Perray,  lesquels 
sont  inondez  par  les  eaux  de  l’étang  que  le  Roy  a fait 

faire  dans  led.  village 6oott 

A la  veuve  Calmard,  artificier,  pour  parfait  payement 
de  475ott  à quoy  montent  les  ouvrages  de  feux  d’artifice 
qu’il  a faits  et  livrez  au  magasin  du  Roy  en  1G79..  . • 
255ott 

16  avril  : aux  s”  Lecomte,  Drouilly  et  veuve  LegeHeï, 

sculpteurs,  parfait  payement  de  66 îo^  pour  le  modèle 
du  Triomphe  de  Vénus  pour  l’un  des  deux  grands  bas- 
sins en  face  du  château  de  Versailles 261  oti 

A la  veuve  de  feu  sr  Legeret,  sculpteur,  pour  parfait 
payement  de  i5oott  à quoy  monte  le  vase  de  marbre 
blanc  qu’il  a fait  et  posé  dans  l’allée  Royalle  du  jardin  de 

Versailles  en  1688 âoo11 

22  avril  : aux  s"  Boulogne  frères,  peintres,  pour  par- 
fait payement  de  8900^  pour  treize  tableaux  qu’iis  ont. 
faits  pour  le  service  du  Roy  et  posez  tant  à la  chapelle 
du  château  de  Versailles  et  à Trianon  qu’à  l’église  de 

Saint-Cyr,  en  1687  et  1688 1760** 

e3  avril  : au  sr  Texier,  marchand,  pour  parfait  paye- 
ment de  7377H  is6dà  quoy  montent  les  marchandises 
de  cuivre  et  de  fer  qu’il  a fournis  au  magasin  de  Ver- 
sailles en  1 684  et  1 685  . . - 3 1 77^  is  6d 

3o  avril  : à la  veuve  Debrie  Chanron,  à compte  du 
remboursement  de  ses  terres  qui  luy  ont  esté  prises  par 

ordre  de  S.  M.  pour  l’étang  de  Trappes 5ooW 

6 may  : à la  veuve  Morel,  artificier,  pour  parfait 
payement  de  0766^  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
feux  d’artifice  qu’il  a faits  et  livrez  pour  le  Roy  en  1679. 

2756tt 

Au  sr  Blanchard,  peintre,  pour  parfait  payement  de 
i4oott  à quoy  montent  cinq  tableaux  qu’il  a faits  pour 
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le  service  du  Roy  et  qui  ont  esté  posez  au  château  de 
Trianon  et  à la  parroisse  de  Versailles  en  1687  et  1688. 

6oott 

A la  veuve  Thomas  Caresme,  artificier,  pour  parfait 
payement  de  A585tt  103  à quoy  montent  les  ouvrages  de 

feux  d’artifice  qu’il  a faits  pour  le  Roy  en  1679 

i885«  101 

Au  sr  Jodvejnet,  peintre,  pour  parfait  payement  de 
aA5ott  à quoy  montent  sept  tableaux  qu’il  a faits  et 
posez  au  château  de  Trianon,  à la  parroisse  de  Ver- 
sailles et  à Saint-Cyr,  en  1687  et  1688 1200^ 

A Dupont,  tapissier,  pour  un  dessus  de  forme  et  un 
dessus  de  tabouret  de  laine,  ouvrage  de  la  Savonnerie, 
qu’il  a fournis  au  Garde-meuble  de  la  Couronne,  conte- 
nans  ensemble  une  aune  1/9  1/6  5/72' carrée  en  super- 
ficie, à raison  de  165N  l’aune 286^  g3  2d 

i3  may  : aux  prestres  de  la  Mission  establie  à Fon- 
tainebleau, pour  leur  subsistance  et  entre tennement  pen- 
dant les  premiers  mois  1696 3ooott 

Au  srt  Corneille  l’aîné,  peintre,  parfait  payement  de 
âioott  à quoy  montent  sept  tableaux  qu’il  a faits  et  qui 
ont  esté  posez  tant  au  château  de  Trianon  et  à la  par- 
roisse  de  Versailles  qu’au  château  de  Fontainebleau  de 

1686  à 1689 i6oott 

A la  veuve  et  héritiers  du  sr  Corneille  le  jeune,  par- 
fait payement  de  üoott  à quoy  monte  le  tableau  qu’il  a 
lait  et  qui  a esté  placé  à la  chapelle  du  Grand  Commun 

à Versailles,  en  1686 3ooH 

90  may  : à la  veuve  Richard,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  10001^  2S  â quoy  montent  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’elle  u fait  faire  au  château  de  Versailles  et 
aux  bàtimens  des  dehors  d’iceluy  en  i683  et  168A.  . . . 

655iH  2 3 

A Pierre  Mazelines  et  la  veuve  Houzeau,  sculpteurs, 

1 3/13*1,  parfait  payement  de  iA6i3tt  à quoy  montent  les 
ouvrages  d’architecture  et  de  sculpture  de  marbre  et  de 
métail  qu’ils  ont  faits  en  1 6g3  à la  fontaine  de  la 
Gloire  de  l’Arc  de  triomphe  du  jardin  de  Versailles,  y 
compris  1170H  qui  leur  sont  diminuez  pour  8 milliers 
de  plomb  et  600  livres  pesant  d’étain  qui  leur  ont  esté 
fournis  du  magasin,  à raison  de  gott  le  millier  de  plomb 

et  de  7511  le  cent  d’étain 1 343^ 

A Antoine  Rivet,  menuisier,  parfait  payement  de 
80780311  A3  id  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’il  a faits  à Versailles,  Marly,  Saint-Germain-en- 

Laÿe,  Maintenon  et  autres  lieux  de  1679  ® 1691 

11 703H  A5  id 

27  may  : à Barthélemy  Ducors,  menuisier,  pour 
parfait  payement  de  6535ott  1 3S  gd  à quoy  montent  les 


ouvrages  de  menuiserie  qu'il  a faits  au  château  de  Ver- 
sailles et  aux  bàtimens  des  dehors  d’iceluy  depuis  1680 
jusques  et  compris  1690,  et  2i5oll  pour  l'indemniser  de 
deux  erreurs  de  calcul  faites  à son  préjudice,  la  première 
de  i65otl  dans  un  parfait  payement  à luy  ordonné  le 
25  may  1681  , et  l’autre  de  5oott  dans  un  autre  parfait 

payement  du  8 février  1 685 2o3oolt  i35  9d 

3 juin  : aux  s"  Pierre  et  Denis  Noiret  et  Menoist, 
marchands,  pour  parfait  payement  de  11701 7H  175  6d  à 
quoy  montent  les  robinets,  soupapes  et  autres  ouvrages 
de  potin  et  de  cuivre  et  les  gros  fers  et  ouvrages  de  ser- 
rurerie qu’ils  ont  faits  pour  le  service  de  S.  M-,  tant  au 
château  de  Versailles  et  autres  lieux  de  la  dépendance 
d’iceluy  qu’à  la  Machine,  depuis  1682  jusqu’à  présent, 
et  2 ooott  pour  leur  remboursement  des  dépenses  qu’ils 
ont  faites  pour  les  bàtimens  et  forge  qu’ils  ont  fait  con- 
struire à lad.  Machine  sur  le  fonds  qui  apartient  au  Roy, 
et  600N  pour  le  loyer  de  lad.  forge  et  du  petit  bâtiment 
y attenant,  occupez  par  le  serrurier  de  la  Machine,  depuis 
le  ier  décembre  1 68 5 jusqu’au  dernier  décembre  1692, 
y compris  86AH  i2s  7*  qui  leur  sont  déduits  pour  le  prix 
de  9607  livres  pesant  de  fer  qu’ils  ont  reçeu  du  maga- 
sin delà  Machine,  à raison  de  9tt  le  cent.  i5353*t  A3 1 1 
Aux  principal,  procureur  et  boursiers  du  collège  de 
Cambray  pour  le  dédomagement,  pendant  l’année  der- 
nière i6g5,  de  leurs  bàtimens  qui  ont  esté  démolis  par 
ordre  du  Roy  pour  la  construction  du  Collège  royal  de 

France ii8ott 

17  juin  : aux  héritiers  Nicolas  Le  Jongleur,  fontai- 
nier,  sçavoir  : 1 33++  pour  le  payement  des  tuyaux  de 
grais  qu'il  a fourni  pour  les  décharges  de  l’aqueduc  qui 
conduit  les  eaux  de  Trappes  sur  la  butte  Montboron,  et 
2Ai6rï  i3’  Ad  pour  la  pension,  à raison  de  20oott  par 
an,  que  S.  M.  luy  a accordée  depuis  le  ier  janvier  ifig3 

jusqu’au  i5  mars  169A 2 5 Ag^1  i33  Ad 

A la  veuve  Fontelle,  sculpteur,  parfait  payement  de 
5Ao8H  i83àquoy  montent  deux  vases  de  marbre  blanc, 
deux  vases,  deux  coquilles  et  deux  masques  de  plomb, 
et  autres  ouvrages  de  sculpture  qu’il  a faits  et  posez  dans 
le  jardin  du  château  de  Versailles  de  1682  à 1686.  . . 

1 i38tt  1 8S 

2 A juin  : à Nicolas  Richon,  voiturier,  pour  son  paye- 
ment de  1 060  blocs  de  marbre  qu’il  a chargez  et  voitu- 
rez  dans  les  magasins  du  Roy  depuis  le  29  mars  1688 

jusqu’au  6 septembre  1689 6A56H  63 

ier  juillet  : à la  veuve  Vigoureux,  serrurier,  pour 
parfait  payement  de  607 9^  83  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a faits  au  petit  parc  de  Versailles 
et  autres  endroits  en  l’année  i683  ........  3979**  83 
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i5  juillet  : à Louis  Leroy,  pour  parfait  payement  de 
101  68tt  is  7d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  gros  fer  et 
de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  et  jardin  de  Ver- 
sailles et  autres  endroits,  de  1 684  à 1687.  a368tt  is  7'' 
Au  nommé  Devert,  serrurier,  pour  parfait  payement 
de  625tt  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  par 
luy  faits  aux  deux  escaliers  du  Grand  Commun  du  château 

de  Versailles  en  1 685 225^ 

Aux  héritiers  de  feu  Nicolas  Houët,  terrassier,  par- 
fait payement  de  A 9 5 0 7 tt  à quoy  montent  les  terres 
qu’il  a fouillées  et  transportées  sur  la  grande  avenue  en 
face  du  château  de  Versailles  et  autres  endroits  pendant 
les  années  1682  à 1686,  y compris  121*+  1 os  qui  luy 
sont  déduits  pour  le  prix  de  54  brouettes  qu’il  a prises 

au  magasin  du  Bois  d’Arcy,  à 45s  la  pièce 2609*1 

29  juillet  : au  nommé  Dupont,  tapissier,  pour  son 
payement  d’un  dessus  de  forme  et  d’un  dessus  de  tabou- 
ret de  laine,  ouvrage  de  la  Savonnerie,  qu’il  a fournis 
au  Garde-meuble  de  la  Couronne,  contenant  ensemble 
une  aune  1 3 / 1 8e  carrée  en  superficie,  à raison  de  1 65*+ 

l’aune 2 84**  3S  4d 

6 aoust  : à Louis  Houdoin  et  aux  héritiers  de  Pierre 
Collinot,  jardiniers,  parfait  payement  de  5 3 1 1 9*  à 
quoy  montent  les  deffrichemens  de  bois  qu’ils  ont  faits 
aux  allées  de  la  grande  avenue  en  face  du  château  de 
Versailles  au-dessus  de  Porchefontaine  et  les  treillages 
d’eschalats  et  de  fil  de  fer  qu’ils  ont  faits  et  fournis  aux 
jardins  de  Trianon  et  de  Marly  en  1 683.  - . . 4 0 1 1 9“ 
12  aoust  : au  nommé  Flamand,  sculpteur,  pour  paye- 
ment d’une  ligure  de  marbre  blanc,  représentant  Calis- 
ton1,  compagne  de  Diane,  qu’il  a faite  et  posée  dans  le 
jardin  du  château  de  Marly  en  la  présente  année.  285o** 
19  aoust  : aux  nommez  Briquet,  Caffieri,  Taupin  et 
aux  veuves  Pineau,  Barbe,  Legrand  et  Le  Comte,  tous 
sculpteurs,  pour  parfait  payement  de  9080**  i5s  iod  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  sculpture  qu’ils  ont  faits 
tant  au  château  et  à la  parroisse  qu’aux  Bécolets  de  V er- 

sailles,  de  i684  à 1686 368o**  i5s  6tl 

Aux  héritiers  du  nommé  Dugoulon,  sculpteur,  i.5oo**, 
parfait  payement  de  4ooo**  à quoy  montent  deux  grands 
vases  de  marbre  blanc  qu’il  a faits  et  posez  dans  le  jardin 

du  château  de  Versailles  de  1 68 4 à 1688 i5oo** 

A Chevalier,  menuisier,  parfait  payement  de  2269** 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits 
en  plusieurs  endroits  des  dehors  du  château  de  Versailles 
en  1689  et  1690 1219** 

1 Lisez  : Calisto. 


A Gratian  Godet,  garçon  fontainier  à Versailles,  sça- 
voir  : 2 4o**  pour  son  remboursement  du  prix  principal 
de  4o  perches  de  pré  à luy  apartenant,  occupées  par  le 
grand  pont  de  Bue  depuis  1 684 , et  i44**  pour  la  non 

jouissance  d’icelle  pendant  douze  années 384** 

26  aoust  : à Philippes  Renault,  serrurier,  pour  son 
payement  des  fers  corroyez  et  autres  qu’il  a livrez  pour 
la  provision  de  la  Machine,  de  1686  à 1692,  y compris 
5oo**  pour  son  remboursement  de  pareille  somme  à luy 
ordonnée  le  9 aoust  i6g3  dont  le  feu  sr  Manessier,  tré- 
sorier en  exercice,  ne  l’a  pas  payé , estant  mort  insolvable 

5127**  ! 4S 

A la  veuve  et  aux  héritiers  du  feu  s1'  Gervais,  artifi- 
cier, parfait  payement  de  8187**  ios  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  feu  d’artifice  qu’il  a livrez  au  magasin  du 

Roy  en  l’année  1680 98 7^+  ios 

2 septembre  : à la  veuve  et  héritiers  Louis  Rouirait, 
serrurier,  parfait  payement  de  1 i3i83**  ios  iod  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  serrurerie  par  luy  faits  au  châ- 
teau de  Sainl-Germain-en-Laye,  depuis  et  y compris 

1 663  jusqu’à  la  fin  de  1672 33723**  ios  iod 

9 septembre  : au  sr  Petit  de  Fontainebleau,  pour  la 
pension  que  S.  M.  luy  a accordée  pendant  l’année  eschiie 

au  mois  d’octobre  1695 i5oo** 

Au  sr  Frosne,  2000**  que  S.  M.  luy  a accordé  par 
gratification  en  considération  des  dépenses  extraordinaires 
qu’il  a esté  obligé  de  faire  pour  les  voyages  de  Mcudon 
et  pour  le  remboursement  des  hérittages  occupez  par  les 

travaux  du  Roy  des  environs  de  Versailles 2000** 

Au  sr  Legros,  sculpteur,  parfait  payement  de  5020** 
pour  une  ligure  de  marbre  blanc,  représentant  la  Vénus , 
de  Richelieu,  sortant  du  bain,  qu’il  a faite  d’après  l’an- 
tique et  posée  dans  le  jardin  de  Versailles,  et  autres  ou- 
vrages de  sculpture  qu’il  a faits  pour  le  service  de  S.  M. 

depuis  1 685  jusqu’à  présent 2920** 

Aux  héritiers  de  feu  Amiot,  terrassier,  parfait  paye- 
ment de  7 4 569H  9S  6d  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
terrasse,  de  corroy,  de  pavé  à pierre  sèche  et  autres 
qu’il  a faits  en  divers  endroits  des  environs  de  Versailles 

pendant  les  années  1681  à 1686 4209**  9’  6‘ 

A Raoul  de  Pierre,  ditLAPor.TE,  et  Jean-Jaques  Aubert, 
charpentiers,  parfait  payement  de  7 24 1 80**  1 2S  1 1 ‘ 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  charpenterie  par  eux 
faits  à la  Machine  de  1681  à 1688,  y compris  64  2 7**  1’ 
qui  leur  sont  déduits  pour  1285  solives  5/i2e  provenant 
de  plusieurs  démolitions  do  bois  de  la  Machine  toisez  et 
réduites  au  2/3 , à raison  de  5oo**  le  cent.  38327**  3’  711 
16  septembre  : à Jaques  Froment,  dit  Bourguignon, 
serrurier,  parfait  payement  de  3 1 1 1**  7*  2d  à quoy  mon- 
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tout  les  ouvrages  île  serrurerie  qu’il  a laits  tant  au  cou- 
vent des  Récollets  et  au  Grand  Commun  qu’aux  bâtimens 
des  dehors  du  château  de  Versailles  de  1 68 5 à 1687. 

1 125**  4s  2d 

17  septembre  : à Robert  de  Cotte  et  Pierre  Levé, 
entrepreneurs,  parfait  payement  de  62899*+  is  5d  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont 
faits  à l’église  parroissiale  et  à l’abreuvoir  de  Saint-Ger- 
main-en-Laye  pendant  les  années  1682  et  1 683 , y com- 
pris 2iott  i5s  qui  leur  sont  déduits  pour  le  prix  des 
bonnes  démolitions  de  l’ancien  abreuvoir  de  Saint-Ger- 
main-en-Laye,  consistant  en  3o  toises  de  pourtour  sur 
i5  pouces  de  large  et  i5  pouces  de  haut,  à ios  le  pied 

1 o338*+  65  5d 

Aud.  de  Cotte,  parfait  payement  de  209786*+  i8s  5d 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits 
tant  au  Château  d’eau  et  aux  petites  écuries  de  Ver- 
sailles qu’à  la  tour  de  la  Machine,  de  i684  à 1691. 

1816**  i8s  5d 

A Pierre  Roger,  serrurier,  parfait  payement  de 
45864+*  1 o“  3d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie 
qu’il  a faits,  de  i684  à 1692,  tant  au  château  de  Ver- 
sailles et  aux  bâtimens  des  dehors  d’iceluy  qu’au  château 

de  Saint-Germain-en-Laye 7866**  i6s  4d 

2 4 septembre  : à François  Barois,  sculpteur,  par- 
fait payement  de  9960**  pour  deux  Termes  représen- 
tant Vertumne  et  Pofnone,  et  un  grand  vase,  le  tout  en 
marbre  blanc,  qu’il  a faits  et  posez  dans  le  jardin  du  châ- 
teau de  Versailles,  et  autres  ouvrages  de  sculpture  par 

luy  faits  pour  le  Roy  depuis  1686  jusqu’à  présent 

585o+* 

3o  septembre  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  par- 
fait payement  de  42912**  2d  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  marbre  qu’il  a faits  aux  châteaux  de  Versailles,  Tria- 

non,  Marly  et  autres  endroits,  de  1680  à 1688 

88o5**  i53 

1"  octobre  : à Jaques  Ergot,  marbrier,  parfait  paye- 
ment de  4990*+  3S  id  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
marbre  qu’il  a faits  aux  châteaux  de  Versailles,  Trianon 

et  ailleurs,  en  1687  et  1688 1 190**  3S  id 

7 octobre  : à Jaques  Baudin,  marbrier,  parfait  paye- 
ment de  5549**  7S  à quoy  montent  ses  ouvrages  de 
marbre  au  bassin  de  Latonne  dans  le  jardin  de  Versailles 

et  autres  endroits,  en  1688  et  1689 921**  5S  iod 

A Hubert  Misson  et  Hierosme  üerbais,  marbriers, 
pour  parfait  payement  de  36 1 1 *+  i6s  2d  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  marbre  par  eux  faits  au  bassin  de  la 
lontaine  de  la  Victoire,  à l’Arc  de  triomphe  du  jardin 
de  Versailles  et  autres  endroits i5oi*+  8S  8d 

comptes  des  bâtiments.  — iv. 


Aud.  Misson  et  veuve  Ghiert,  marbriers,  parfait  paye- 
ment de  8126**  9*  8d  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
marbre  qu’ils  ont  laits  au  château  de  Saint-Germain- 

en-Laye  en  1 684 3326**  9“  8d 

A la  veuve  des  nommez  Chausson  et  Ghiert,  marbriers, 
parfait  payement  de  1 8 4 0 4**  ios  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  marbre  qu’ils  ont  faits  au  château  de  Ver- 
sailles de  1679  jusqu’en  1 683 471**  qs  2d 

10  octobre  : au  s1'  Dupont,  tapissier,  pour  un  dessus 
de  forme  et  un  dessus  de  tabouret  de  laine,  ouvrage  de 
la  Savonnerie,  qu’il  a fournis  au  Garde-meuble  de  la 
Couronne,  contenant  une  aune  1/2  1/6  5/72°  carrée  en 
superficie,  à raison  de  i65*+  l’aune  carrée. . 286**  9“  2'1 
2 5 novembre:  aux  héritiers  du  feu  sr  Lemaire,  fayan- 
cier,  pour  le  payement  des  vases  de  fayance  et  autres 
marchandises  qu’il  a fournis  pour  les  jardins  des  châteaux 
de  Versailles,  Trianon,  Saint-Germain-en-Laye  et  Fon- 
tainebleau, de  1676  jusqu’en  1 683 5791+*  8S 

Au  sr  Coypel  le  père,  peintre,  parfait  payement 
de  2800**  pour  six  tableaux  qu’il  a faits  pour  le  Roy, 
dont  trois  posez  à Trianon  et  trois  posez  à la  chapelle 
saint  Denis  de  l’église  parroissiale  de  Versailles,  de  1686 

à 1689 • • • 18  oo** 

Au  sr  Pellerin,  trompette  des  gens-d’armes  de  la 
garde  du  Roy,  à compte  de  son  remboursement  des  bonnes 
terres  qui  ont  esté  prises  dans  ses  héritages  scituez  à 
Marly,  pour  estre  transportées  dans  le  jardin  de  Marly. 

200** 

Au  sr  Lafosse,  peintre,  parfait  payement  de  1800** 
pour  trois  tableaux  qu’il  a faits  et  qui  ont  esté  posez  à 

Trianon  en  1688 1200** 

A Hubert  Misson  et  Hierôme  Derbais,  marbriers, 
parfait  payement  de  28811**  17“  7d  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  marbre  qu’ils  ont  faits  au  château  de  Ver- 
sailles et  lieux  en  dépendant  de  1 685  à 1688 

6358+*  6S  6d 

26  novembre  : à divers  particuliers,  tant  pour  leur 
remboursement  du  prix  principal  des  terres,  prez,  bois  et 
vignes  qui  ont  esté  pris  pour  les  travaux  que  le  Roy  a 
lait  faire  à Marly  et  aux  environs,  que  pour  l’indemnité 
et  non  jouissance  des  terres  qui  ont  esté  fouillées  pour 
en  prendre  les  bonnes  que  l'on  a transportées  dans  le 

jardin  de  Marly 18894**  5S 

A d’autres  particuliers  pour  leur  remboursement  du 
prix  principal  et  non  jouissance  des  terres  labourables  oc- 
cupées par  les  rigolles  faites  dans  les  plaines  de  Trianon, 
la  Boursillière  et  Montrelin  pour  conduire  les  eaux  desd. 
plaines  dans  le  parc  de  Meudon,  des  terres  occupées  par 
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l’étang  de  Villacoublay,  et  de  la  dixme  sur  lesd.  terres. 

3076**  1 5“ 

Au  s'  Pierre  Thévenot,  entrepreneur,  parfait  pave- 
ment de  £276/12**  i5®  id  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  maçonnerie  et  autres  qu’il  a fait  faire  tant  pour 
le  modèle  de  l’arc  de  triomphe  du  faubourg  Saint-An- 
toine, fondation  dud.  arc  et  construction  des  quatre  piles 
faisant  la  hauteur  des  pieds  d’estaux  et  bazes  des  pilastres 
au  dessus  pour  led.  arc,  que  des  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  au  château  de  Noisy  de  1669  à 1 685 . . . . 

101867**  ld 

9 décembre  : à François  Fordrin,  serrurier,  parfait 
payement  de  772  5**  gs  7d  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  serrurerie  par  luy  faits  tant  à l’orangerie  du  château 
de  Versailles  qu’ailleurs,  de  1 68 A à 1687.  £o25**9s  711 
A Dupré,  terrassier,  parfait  payement  de  18/173**  à 
quoy  montent  les  fouilles  et  transport  de  terre  qu’il  a 
faits  à la  rigolle  qui  conduit  les  eaux  de  Palaiseau  dans 

l’estang  de  Saclay,  de  1682  à 1686 22  23** 

Aux  nommez  Rivière,  Aube  et  héritiers  Romas,  terras- 
siers, parfait  payement  de  68878**  55  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  glaise  par  eux  faits  dans  les  réservoirs 

de  la  butte  Montboron,  de  1 68 5 à 1687 778**  5* 

And.  Aube,  parfait  payement  de  3587**  7“  £d  à quoy 
montent  les  fouilles  et  transports  de  terre  qu’il  a faits 
tant  à la  rigolle  de  Saint-Mars  qui  conduit  les  eaux  de 
l’aqueduc  du  Plessis  dans  l’étang  du  Trou-Sallé  qu’autres 

endroits,  de  1 683  à 1688 7^7**  7S  £d  ! 

Au  sr  Drouard  , rocailleur,  parfait  payement  de  ! 
10816**  i3s  7d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  rocaille 
par  luy  faits  à la  cascade  de  Marly  en  la  présente  aimée. 

5 1 1 6**  1 33  7d 

A Pierre  Leclerc,  dit  Pittre,  terrassier,  parfait 
payement  de  1/1067**  9 ® quoy  montent  les  fouilles  et 
transports  de  terre  qu’il  a faits  tant  au  jardin  de  Marly 

qu’à  Meudon,  en  1696  et  1696 £767**  9” 

A Jean  Bailly,  entrepreneur,  à compte  des  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  nouveaux  bâtimens  de 

Marly  en  1696 18000** 

A luy,  pour  parfait  payement  de  11  £02**  i5s  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à la 
cascade  et  autres  endroits  du  parc  de  Marly,  en  i6t)5  et 

1 696 1 7 1 o**  2S 

A Jean-Jaques  Aubert,  charpentier,  à compte  de  la  1 
charpenterie  des  nouveaux  bâtimens  de  Marly. . £5oo** 

A Pierre  Lemaistre  le  neveu,  entrepreneur,  à compte 
de  la  maçonnerie  qu’il  a faite  à Meudon  en  la  présente 

année 16000** 

A luy,  parfait  payement  de  23 1 £7**  125  à quoy  mon-  i 


! tent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à Meudon 
| pendant  les  sept  derniers  mois  de  i6q5  et  jusqu’au 
i5  avril  1696 ii£6**i2s8d 

A Jean  Mallet,  charpentier,  parfait  payement  de 
7539**  2S  £d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  cbarpen- 
| terie  qu’il  a faits  tant  au  château  de  Versailles  et  aux 
bâtimens  des  dehors  d’iceluy  qu’à  Meudon  pendant  la 
présente  année £139**  2 5 £d 

12  décembre:  aux  prestres  de  la  Mission  de  Fontai- 

nebleau , pour  leur  subsistance  et  enlrelennemenl  pendant 
les  six  derniers  mois  1696 3ooo** 

16  décembre  : aux  héritiers  de  Louis  Demant,  pour 

leur  remboursement  du  prix  principal  et  non  jouissance 
d’une  maison,  cellier,  cour  et  jardin  à eux  apartenans, 
qui  ont  esté  démolis  et  renfermez  dans  l’enclos  de  la 
butte  Montboron 397  3**  i5s 

A François  Cuvillier,  serrurier,  parfait  payement 
de  13399**  *9“  5d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  ser- 
rurerie et  de  gros  fer  qu’il  a faits  et  fournis  tant  au  châ- 
teau de  Saint-Germain-en-Laye  qu’à  celui  de  Chambord , 
de  1682  à 1687 33  £ g**  19®  5d 

17  décembre  : à Pierre  Levé,  entrepreneur,  pour 

parfait  payement  de  962o£*+  6S  7d  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  tant  en  divers  en- 
droits des  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 
que  pour  la  construction  de  la  Surintendance  desd.  bâti- 
mens, de  i68£  à 1696 5175**  6®  7d 

6 janvier:  aux  srs  Aubert,  Laporte  et  Siane,  char- 
pentiers, parfait  payement  de  5£ 0 £ 9**  5S  8d  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  charpenterie  qu’ils  ont  faits  à la 
digue  proche  la  Machine  et  autres  endroits  d’icelle  en 
i68£ , y compris  367**  ios  qui  leur  sont  diminuez  pour 
le  prix  de  1 £ 7 solives  provenant  des  démolitions  d’une 
digue  enfermée  dans  Je  bras  de  la  rivière  de  Seine,  à 

raison  de  25o**  le  cent 2081**  i5s 

A Jean-Jaques  Aubert,  charpentier,  parfait  payement 
de  170/17**  i3s  8d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  char- 
penterie qu’il  a faits  aux  nouveaux  bâtimens  et  autres 
endroits  de  la  dépendance  du  château  de  Marly  pendant 
l’année  1 696 „ . . 1 8/17**  1 3S  8a 

13  janvier  1697  : à M.  Cheré,  maître  des  comptes, 
pour,  avec  208**  qu’il  a reçeu  de  trop  pendant  les 
années  précédentes,  faire  la  somme  de  £3 06**  pour  la 
non  jouissance,  pendant  les  années  1689  à 1692,  des 
moulins  de  Savonnières,  Vinerville  et  Hanches,  sçituez 
sur  la  rivière  d’Épernon,  à luy  apartenans,  à raison  de 
260**  par  an  pour  celuy  de  Savonnières,  36o**  pour  celuy 
de  Vinerville,  et  £63**  10'  pour  celuy  de  Hanches. . . . 
£o£8** 
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2 0 janvier  1697  : à Pierre  Lemaistre  le  neveu,  par- 

fait payement  de  167/iâlt  165  3d  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  château  et 
dépendances  de  Meudon,  de  juillet  à novembre  1696.  . 
. . 1740*1  165  3d 

27  janvier  1697  : à Jaques  Lucas,  plombier,  sur  ses 
ouvrages  de  plomberie  tant  au  château  de  Versailles  et 
bâti  mens  des  dehors  d’iceluy  qu’à  Marly,  Meudon  et 
Chaville  pendaut  1696 7108**  n!  id 

3 février  1697  : à M.  Le  Pelletier,  intendant  des 

finances,  pour  la  non  jouissance,  pendant  deux  mois  de 
l’année  1687,  les  années  1688  à 1692,  du  moulin 
Crochet  à luy  apartenant io33** 

A Mme  de  Saint-Martin,  pour  5/6,  et  à M,ne  de  Bre- 
val,  pour  1/6,  pour,  avec  19**  qu’elles  ont  reçeu  de  trop 
les  années  précédentes,  faire  8 2 pour  la  non  jouis- 
sance, pendant  six  mois  1687  et  les  années  1688  à 1692  , 
du  moulin  sçitué  sur  la  rivière  d’Epernon,  à elles  apar- 
tenant, à raison  de  i5o**  par  an 8o6** 

A Mme  de  Saint-Martin,  pour  la  non  jouissance,  de 
1689  à 1692,  du  moulin  de  Saint-Martin,  sçitué  sur 
la  rivière  d’Epernon,  pour  1/6  qui  luy  apartienl  dans  la 

totalité  dud.  moulin 1 76+t 

17  février  1697  : à Jean  Bailly,  entrepreneur,  par- 
fait payement  de  685g3tt  1 3 s 1 1 d à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  pendant  l’année  dernière.  . 

9806*+ 35  nd 

2Ô  février  1697  : à Jean  Poisson  et  aux  veuve  et  héri- 
tiers Jean  Bricard,  charpentiers,  pour  parfait  payement 
de  1 9 a 1 <)tt  i os  8 1 à quoy  montent  les  ouvrages  de  char- 
penterie qu’ils  ont  faits  au  château  de  Vincennes  de 

i684  à 1687 ^ 7 1 9H  ioa8'1 

Aud.  Poisson,  pour  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a 

faits  au  Louvre  en  1688 119**  1 g5  A'1 

A Mme  la  marquise  de  Boyan,  mère  et  tutrice  de 
MUe  de  Boyan,  unique  héritière  de  feu  M.  l’abbé  de  la 
Trimouille,  pour,  avec  i5o**  qu’elle  a reçeu  de  trop 
les  années  précédentes,  faire  i520*+  pour  la  non  jouis- 
sance, pendant  les  années  1689  à 1692,  du  moulin  de 
Houx,  situé  sur  la  rivière  de  Gallardon,  à raison  de 

38ott  par  an 1370+* 

3 mars  1697  : à Jean  Bailly,  entrepreneur,  à compte 

des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à Marly 

/i83++  1 id 

10  mars  1697  : à Jean-Jaques  Aubert,  charpentier, 
à compte  de  ses  ouvrages  de  charpenterie  à Marly  en  la 

présente  année i652**  63  A'1 

A Jean  Mallet,  charpentier,  parfait  payement  de 


483*+  17"  à quoy  montent  les  ouvrages  de  charpenterie 
qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  jusqu’au  dernier 


janvier  1697 283*1  1^s 

A luy,  1 577*1  8d  acompte  des  ouvrages  faits  aud.  châ- 
i leau 15771*0’ 8A 

i3  novembre  : aux  officiers  de  Fontainebleau  cy 


aprez  nommez,  par  gratification,  en  considération  du 
bon  estât  de  leurs  entretenemens  pendant  1696,  sçavoir  : 
A Debray,  ayant  l’entretien  de  la  moitié  du  grand 

parterre 3oo** 

A Gaspard  Guintreau  de  Biciiemont,  ayant  l’autre 

moitié 3 00*1 

A Varin,  ayant  celui  des  arbres  fruitiers,  idem.  200** 
A luy,  en  considération  de  l’augmentation  de  son 

entretien 120+1 

A Garriel  Desbouts,  avant  celuy  du  jardin  de  l’Etang 

1 5o*l 

A Nivelon,  ayant  celui  du  jardin  du  Mail.  . . . îoo** 

A Voltigeant,  ayant  celui  des  balteaux i5o+* 

A Couturier,  fontainier,  ayant  celui  des  fontaines..  . 

200*1 

A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albret.  . . 

1 5o*i 

A Thierry,  concierge  de  la  Ménagerie 60** 

A Dervaux,  concierge  de  la  cour  du  Cheval  blanc..  . 

100*1 

A Toulet,  concierge  de  la  Surintendance  des  finances 

200** 

A la  veuve  Lasalle,  concierge  de  la  Surintendance 

des  bûlimens 200** 

A Louis  Desbouts,  ayant  l’entretien  de  la  plus  grande 

partie  du  parc 4oo** 

A Pion,  ayant  la  nouriture  des  cigncs  et  carpes  du 

canal  et  des  étangs îoo** 

Somme  de  ce  chapitre  ....  63 1 3 1 9*1  1 2S 

PABTIES  PAVÉES  EN  AUGMENTATION  DE  GAGES 

EN  DÉDUCTION  DU  FONDS  DU  MILLION  DE  1696. 

9 décembre  : à François  Lenormand,  parfait  paye- 
ment de  18000*1  pour  l’entretien  du  jardin  potager  de 

Versailles  pendant  1696 7200*1 

A Henry  Dupuis,  parfait  payement  de  9o4oo*l  pour 
l’entretien  des  allées  du  jardin,  orangerie  et  pourtour 

du  canal  de  Versailles  en  1696 9600+* 

Au  sr  Drouard,  rocailleur,  parfait  payement  de  2600*1 
pour  l’entretien  des  rocailles  du  jardin  de  Versailles, 
idm 1 3ooH 
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A André  Dupuis  fils,  parfait  payement  de  l’entretien  du 

jardin  et  pépinière  de  Trianon  en  1696 20iGtt 

A Charles-François  Pollard,  parfait  payement  de 
1 oooott  pour  l’entretien  de  toutes  les  conduites  de 
luiaux  de  fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Ver- 
sailles, Trianon,  la  Ménagerie  et  la  Machine,  en  1606. 

/tSoott 

A la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon,  couvreur,  parfait  paye- 
ment de  iiâaott  à quoy  montent  les  entretiens  des 
couvertures  pendant  1 696,  sçavoir  : pour  celles  de  Ver- 
sailles à 7600^  par  an,  pour  celles  des  maisons  royalles 
de  Paris  et  du  nouveau  couvent  des  Capucines  à 3Ô20tt, 
et  5oott  par  an  pour  celles  des  bâlimens  dépendons  de 

la  Machine 6870^ 

A lad.  veuve,  pour  parfait  payement  de  3379++  3S  8d 
â quoy  montent  les  ouvrages  de  couverture  qu’elle  a fait 
faire  en  la  présente  année  tant  au  château  et  dépendances 
de  Versailles  et  dehors  d’iceluy  qu’aux  maisons  royalles 

de  Paris,  outre  lesd.  entretiens 317 gtt  3S  8d 

Au  sr  Desgodets,  contrôleur  à Paris,  i8oott,  sçavoir  : 
1 5oott  pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1 696, 
à 3ooott  par  an,  et  3oott  à compte  de  ceux  de  son 

commis  pendant  lad.  année i8oott 

Au  sr  Martin,  capitaine  des  vaisseaux  du  canal,  pour 

ses  apointements  pendant  1696 2Ôoott 

Au  sr  François  Girardon,  sculpteur  du  Roy,  pour  sa 
pension  pendant  les  neuf  derniers  mois  1696,  à âooott 

par  an 3ooott 

A Gérard  Marcou,  parfait  payement  de  5g25tt 
i6s  iod  à quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations 
de  maçonnerie  par  luy  faits  tant  au  château  de  Ver- 
sailles et  ses  dépendances  qu’aux  bâlimens  des  dehors 
d’iceluy,  pendant  les  mois  de  septembre  et  octobre  der- 
niers   . . 3o25tt  ifis iod 

10  décembre  ; au  sr  Marcou,  parfait  payement  de 
22.58^  ns9d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  au  château  pendant  le  mois  de 

novembre  dernier 1 858tt  1 t5  gd 

27  décembre:  au  s1'  Kerchove,  teinturier  travaillant 
aux  Gobelins,  pour  ses  apointemens  en  lad.  qualité 

pendant  la  présente  année i5oott 

Au  sr  Verdier,  peintre,  idem 3ooott 

27  décembre  : au  sr  de  Poutrincourt,  pour  le  loyer, 
en  1696,  de  sa  maison,  écurie  et  manège,  occupez  par 

les  officiers  de  la  grande  écurie 6ioott 

A Goëren,  dit  Lasalle,  concierge  du  pavillon  du  Val 
et  portier  du  parc  de  Saint-Germain-en-Laye , pour  ses 
gages  pendant  les  neuf  derniers  mois  1696,  sçavoir: 


i20ott  par  an  comme  concierge,  et  700^  comme 

portier 

Au  sr  Duvernay,  démonstrateur  au  Jardin  royal  des 
plantes,  pour  ses  apointemens  en  lad.  qualité  pendant 

la  présente  année  1696 1600^ 

Au  sr  Daouin,  démonstrateur  aud.  jardin,  idem 

i5oott 

3i  décembre:  au  sr  Clinchant,  garde  du  palais  des 
Thuilleries  et  concierge  de  la  salle  des  comédies  d’iceluy, 
sçavoir  : 2 0oott  pour  ses  apointemens  de  concierge  de 
lad.  salle  des  comédies,  2 00ott  pour  tenir  propres  les 
chambres  et  cours  dud.  palais,  et  3oott  pour  ses  apoin- 
temens de  garde  dud.  palais,  le  tout  pendant  l’année 

1 696 . . hSooü 

Au  s1'  Lenostre,  pour  parfait  payement  de  9000^  à 
quoy  montent  ses  entretiens  du  jardin  du  palais  des 
Thuilleries,  sçavoir  : pour  celuy  du  grand  parterre,  à 
35oott  par  an;  pour  celuy  des  parterres  en  gazon,  à 
raison  de  25oott  par  an;  et  pour  celuy  du  petit  jardin 
à fleurs,  à raison  de  i6oott  par  an;  et  pour  celuy  des 

palissades  de  jasmins  d’Espagne  à la  susd.  raison 

6ooott 

Au  sr  Desgots,  jardinier,  ayant  l’entretien  des  allées 
plantées  d’arbres  et  fer  à cheval  du  jardin  du  palais  des 
Thuilleries,  pour  parfait  payement  de  3Goott  à quoy 
monte  led.  entretien  pendant  la  présente  année.  2Ôoott 
A la  veuve  Masson,  Claude  et  Elisabeth  Le  Juge,  ses 
belles-sœurs,  ayant  l’entretien  de  partie  dud.  jardin  des 
Thuilleries,  pour  parfait  payement  de  25oott  à quoy 
monte  led.  entretien  pendant  la  présente  année.  i6ooi1 
28  janvier  : à Jaques  Lucas,  plombier,  parfait  paye- 
ment de  i6ioâH  7*  7d  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  plomberie  qu’il  a faits  tant  au  château  de  Versailles 
et  dehors  d’iceluy  qu’à  Marly  et  à Meudon  pendant  1696 

995ti6s6d 

20  février  1697  : à Jaques  Lelong  , couvreur,  par- 
lait payement  de  212 i3!  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  couverture  qu’il  a faits  à Meudon,  outre  ses 
entretiens  ordinaires,  pendant  les  six  derniers  mois  i6q5 

et  l’année  1696 io2âlti3s 

A luy,  pour  l’entretien  des  couvertures  de  Meudon 
pendant  les  trois  derniers  mois  1696  et  les  trois  pre- 
miers 1697 " 25ott 

7 mars  1697  : à Jaques  Mirel,  menuisier,  pour  par- 
fait payement  de  12992^12“  6d  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  nouveaux  bâti- 
ments de  Marly  en  1696 6292^  12’  6d 

A Gaston  Martin,  serrurier,  à compte  des  ouvrages  de 


73 


ANNÉE  1696.  — PÉPINIÈRES,  FLEURS  ET  PLANTS  D’ARBRES.  TA 


serrurerie  et  de  gros  fer  qu’il  a faits  aux  nouveaux  bâti- 

mens  de  Marly 6ooo** 

A François  Millot,  menuisier,  à compte  de  la  menui- 
serie qu’il  a faile  aux  nouveaux  bâtimens  de  Marly  en 

1696 1800** 

A Remy  Janson,  jardinier,  à compte  du  remplissage 
des  glacières  de  Clagny,  Satory,  Trianon  et  la  Ména- 
gerie   i8oott 

7 avril  1697  : au  sr  Goujon,  employé  à toiser  les 
ouvrages,  à compte  de  ses  apointements  1696  . 1800** 
Au  sr  Marigner,  par  gratification,  en  considération 
du  travail  extraordinaire  qu’il  a fait  pour  le  payement  des 

vieilles  délités  des  Bâtimens 1800** 

Au  s1’  Mesmyn,  par  gratification,  idem 1800** 

Au  s1'  Jolly,  par  gratification,  en  considération  de  ses 

services 900** 

Au  sr  Caré,  peintre,  à compte  de  ses  apointemens 

pour  l’année  1696 662*1  b3  9<l 

Total 1 ooooo** 

ÉTAT  DE  DISTRIBUTION  DE  2^2  7**  19**  CHARGEZ  EN  RECETTE 
UE  l3  DÉCEMBRE  1 696  , PROVENANT  DES  GRAINS  RECUEILLIS 
SUR  LES  TERRES  LABOUREES  DANS  LES  ESTANGS  DU  ROY 
CONTRE  LA  DEFFENSE. 

Au  sr  Simon,  curé  du  village  de  Trappes,  pour  dis- 
tribuer aux  pauvres  de  sa  paroisse  suivant  qu’il  le  jugera 

à propos i5o** 

Au  s1'  Dubois,  curé  de  la  paroisse  de  Saclay,  pour 

idem .- ,. îoo** 

Au  sr  Bargues,  curé  de  la  parroisse  de  Bue,  pour 

idem 1 oo** 

Aux  Récolets  de  Versailles . 200** 

A la  Charité  de  la  paroisse  de  Versailles 3oo** 

Aux  Capucines  de  la  place  de  Vendôme 3oo** 

Aux  Religieuses  de  l’Ave  Maria 200** 

Aux  Religieuses  angloises  du  faubourg  Saint-Antoine. 

3oo*l 

Aux  Minimes  de  la  place  Royalle i5o** 

A la  marmite  des  pauvres  de  Saint-Paul 200** 

A M'ne  la  marquise  de  Villacerf,  pour  distribuer  aux 
pauvres  honteux  de  la  paroisse  Saint-Paul,  donf  elle  a 

connoissance 327**  193 

Au  sr  Lefebvre,  prevost  des  Bâtimens,  pour  ses 
voyages  et  soins  pour  faire  payer  les  fermiers  desd. 
terres,  y compris  bo**  à chacun  de  ses  deux  gardes.  . . 

3oo** 

Aux  s”  Bourgault  et  Matis,  arpenteurs,  pour  le  soin 
qu’ils  ont  eu  d’arpenter  toutes  les  terres  pour  régler  le 


payement  de  tous  les  fermiers  par  arpent,  à raison  de 

1 oo**  pour  chacun aoo** 

Total 2827*1  1 q5 

PÉPINIÈRES, 

FLEURS  ET  PLANTS  D’ARBRES. 

5 janvier  : au  sr  Girault,  pour  21 A marônniers 

d’Inde  qu’il  a livrez  pour  planter  dans  le  jardin  de 
Marly,  à 183  pièce 192**  123 

3 juin  : au  sr  Colinot  de  Jqnville,  tuteur  des  enfans 
mineurs  de  feu  Pierre  Collinot,  jardinier,  pour 
1 Aoo  maronniers  d’Inde  qu’il  a livrez  pour  planter  un 
pépinière îoo** 

A novembre -2  décembre  : à la  veuve  Descruchkt, 
pour  les  arbres  à fleurs  qu’elle  a fournis  pour  les  jar- 
dins des  maisons  royalles(2  p.) 274*1  1 A’ 

11  mars -8  avril  : à Laforest,  pour  les  plantes  vi- 
vasses  qu’il  a livrées  pour  les  jardins  des  maisons  royales 
(3  p.) '. 366*+  !5s2d 

7 octobre- A novembre  : à Dechaux,  pour  2600  ju- 
liennes., 25go  véroniques,  1800  œillets  d’Espagne  et 
1A00  coquelourdes  qu’il  a fournis  pour  le  jardin  de 
Marly  (3  p.) 529*1  io! 

17  juin  : au  sr  Beslard,  pour  A800  grosses  esrables 
qu’il  a livré  pour  les  jardins  des  Thuilleries 5o** 

29janvier-2Ô  février:  à Chedeville,  parfait  paye- 
ment de  2 1 A*+  1 83  pour  les  arbres  frnicliers  qu’il  a 
livrez  pour  les  jardins  des  maisons  royales  (2  p.).  . . 

. . 1 5 Att  1 8’ 

2 décembre  : ù luy,  sur  idem 7b** 

15  janvier- 12  février  : à la  veuve  Maréchal,  par 
gratification  pour  la  perte  qu’elle  a faite  sur  3287b  oi- 
gnons de  jacintes  qu’elle  a fournis  au  Roy  (2p.).  1 6b** 

21  mars- 20  may  : à elle,  pour  les  plantes  vivasses 
qu’elle  a fournies  pour  les  jardins  des  maisons  royales 
(6  p.) 869+*  1 A5  9d 

29  septembre -A  novembre  : au  sr  Vernier,  pour  les 
oignons  de  fleurs  qu’il  a fournis  pour  les  jardins  des 
maisons  royales  (2  p. ) A97II 

6 may  : à Jean  Fromantin,  pour  ibo  giroflées 

doubles  qu’il  a livrées  dans  les  jardins  des  maisons 
royales i33** 

A Lavoye,  pour  ibo  giroflées  ühm 102** 

16  septembre  : à Etienne  Ledru,  pour  les  oignons 

qu’il  a fournis  pour  les  maisons  royales  (6p.) 

11 5b*i  3”  2d 

6 may:  à Janson,  jardinier  à Paris,  pour  110  giro- 
flées, à 183  la  pièce 991! 
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ier  juillet  : à Denis  Durand,  pour  272  bottes  de  buis 
nain  qu’il  a livré  pour  planter  dans  les  jardins  des  mai- 
sons royales 68" 

ier- 29  janvier  : à Germain  Paris,  pour  200  milliers 
de  charmille  qu’il  a levée  dans  la  forest  de  Saint-Ger- 
main, voiturée  et  plantée  en  pépinière  proche  Gallye 
dans  le  petit  parc  de  Versailles  (3  p.). . • • ^99"  *8’  4d 
29  janvier  : à luy,  à compte  de  la  charmille  qu’il  a 
levée  en  motte  et  voiturée  pour  planter  dans  le  nouveau 

jardin  de  Trianon 200" 

1 2 février  : à luy,  parfait  payement  de  1606"  2spour 
16062  rochées  de  grande  charmille  qu’il  a levée  et  voi- 

lurée 3o6"  2S 

16  décembre  : à luy,  à compte  des  grands  ormes  qu’il 
a levé  en  motte  pour  planter  dans  les  jardins  de  Trianon 

et  de  Meudon 100" 

ier  janvier- 12  février  : à Fossard,  parfait  payement 
de  209"  2S  pour  507  bottes  de  châteignier  qu’il  a livré 
pour  palisser  les  charmilles  du  nouveau  jardin  de  Tria- 


non (2p.) 109"  2 3 

Somme  de  ce  chapitre 59/17"  9’  5d 


TERRAUX  ET  FUMIERS. 

ier  janvier  : à Charles  Cures tien,  pour  avoir  voiture 
et  livré  1 1 toises  cubes  de  fumier  de  vache  à la  pépi- 
nière du  Roulle 110" 

29  janvier  : à Lemercier,  pour  68  voilures  de  fumier 
qu’il  a fait  sur  un  arpent  3 perches  de  terre,  pour  faire 
une  pépinière,  et  l’avoir  labouré,  et  voituré  12  toises 
cube  de  boue  de  rue  dans  la  pépinière  neuve  . 76"  i6a 
11  mars  : à Lebreton  et  Jean  Coulomrier,  pour 
10  toises  cube  de  terre  franche  qu’ils  ont  voiturée  à 
l'orangerie  de  Meudon,  à i5s  la  toise,  y compris  douze 
journées  de  chevaux  qui  ont  voituré  du  marc  de  vin  et 

19  muids  1/2  de  pigeon 180" 

29  juillet- 9 septembre  : au  nommé  Avare,  pour 
3 0 toises  cube  du  grand  fumier  qu’il  fournit  à lad.  pé- 
pinière (2  p.) 210" 

i5  janvier-  1 1 mars  : à Majan  , pour  la  terre  d’égout 
qu’il  porte  dans  les  carrez  de  la  pépinière  du  Roulle 

( h p.)  243" 

8 avril  : à luy,  pour  avoir  conduit  à Fontainebleau 

plusieurs  arbres  verds 3o" 

1 5 janvier-  12  février  : à Thomas,  jardinier  de  Vin- 
cennes,  parfait  payement  de  3og"  t5s  pour  le  fumier 
qu’il  a livré  au  jardin  de  Vincennes  (2p.).  . i5g"  i5a 
Somme  de  ce  chapitre 1009"  1 is 


VOITURES. 

20  may-  17  juin  : à Jean  Le  Dru,  pour  avoir  voituré 
des  orangers  du  port  de  Valvin  à Sèvres  (3  p.).  . 4 00" 
19  juin  : à Lair,  pour  la  voiture  desd.  orangers  de 
l’orangerie  de  Fontainebleau  au  port  de  Valvin.  . 286" 
16  décembre  : à luy,  pour  avoir  remonté  un  bateau 
de  Paris  au  port  de  Melun,  et  l’avoir  descendu  au  port 
de  Sève  avec  70  gros  maronniers  pour  Trianon . . . Go" 
1e1'  janvier  : au  sr  Trippet,  pour  3oo  perches  de 
rhesne  qu’il  a livrées  et  voilurécs  du  port  de  la  Gre- 


nouillière  au  jardin  de  Trianon 1/17" 

Somme  de  ce  chapitre 8g3" 


LABOURS  ET  JARDINAGES. 

icr  janvier  : à Dolot,  jardinier,  parfait  payement  de 
4oo"  pour  2000  bottes  de  buis  de  bois  qu’il  a levé  dans 
la  forest  de  Marly  pour  planter  dans  les  jardins  des 

maisons  royales î 100" 

29  janvier  - 1 2 février  : à luy,  pour  34  grands  ormes 
qu’il  a plantez  en  motte  dans  le  jardin  de  Trianon 

(2  p.) 34o" 

1 1 mars -7  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  de  la  fer- 
meture d’échalas  des  dix  remises  à gibier  du  grand  parc 
de  Versailles  pendant  les  six  derniers  mois  i6g5  et  les 

six  premiers  1696  (3p.) 25o" 

25  mars  : à luy,  pour  97/1  touffes  de  julienne  qu’il  a 
livré  pour  planter  dans  les  jardins  des  maisons  royales,  à 

7"  le  cent 68"  5“ 

3 juin  : à luy,  pour  200  boisseaux  de  graine  d’orme 
qu’il  a fourni  pour  semer  en  pépinière,  à 7"  le  bois- 
seau  70" 

9 septembre  - 21  octobre  : à luy,  pour  20  toises  cube 

de  terrault  qu’il  a voituré  à Trianon 24o" 

2 1  octobre  - 1 6 décembre  : à luy,  à compte  des  la- 
bours et  deffrichements  qu’il  fait  dans  quatorze  remises 

à gibier  de  la  garenne  de  Vézinet  (5p.) io5o" 

18  novembre -3o  décembre  : à luy,  sur  la  grande 
charmille  qu’il  lève  en  motte  dans  le  parc  de  Chaville 
et  qu’il  a voiturée  dans  le  jardin  de  Meudon  (4  p.). 

i3oo" 

u mars  : à luy  et  Germain  Paris,  pour  avoir  élagué 
les  avenues  et  quinconges  du  palais  des  Thuilleries 

proche  le  Cours-la-Reyne 1202"  i2s  6d 

8 avril- 22  may:  à eux,  pour  le  labour  d’un  pied  de 
profondeur  qu’ils  ont  fait  à 2 arpens  20  perches  de 
terre  pour  planter  en  pépinière  de  la  grosse  ormille  et 
du  bois  blanc,  et  des  fossez  qu’ils  ont  fait  au  pourtour 
des  pépinières  proche  Saint-Antoine  (4  p.).  346"  i4s  6d 
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i5  janvier- 8 avril  : à Remy  Janson,  jardinier,  parfait 
payement  de  3770^1 2S  3d  pour  ie  troisième  labour 
qu’il  a fait  aux  pépinières  d’ormes,  bois  blanc  et  char- 
milles des  pépinières  de  Versailles  (5  p.).  1020*1  1 2 3 3d 
26  février  : à luy,  à compte  des  arbres  qu’il  lève  dans 
les  pépinières,  qu’il  voilure  et  qu’il  plante  dans  les  jar- 
dins des  maisons  royales 200** 

6 may-3  juin  : à luy,  pour  le  premier  labour  qu’il 
fait  aux  pépinières  d’ormes,  bois  blanc  et  charmille  de 
Versailles  et  des  arbres  des  avenues  des  parcs  des  mai-  • 

sons  royales  (3  p.) 56o*l 

icr-i5  juillet  : à luy,  pour  le  deuxième  labour  (2  p.).  ; 

3 1 3tt  163  ud 

12  aoust-g  septembre  : à luy,  pour  les  3e  et  4e  la- 
bours (3p.) 482*1  1 3 

2 3 septembre- 21  octobre  : à luy,  sur  le  dernier  la- 
bour (2  p.) 36i**  33  8d 

1 8 novembre  - 1 6 décembre  : à luy,  sur  les  trous  qu’il 
fait  pour  regarnir  les  arbres  morts  dans  les  parcs  de 
Versailles,  Meudon  et  Chaville,  et  les  arbres  qu’il  lève  et 
voiture  dans  lesd.  parcs  (2  p. ). . . . 4oo** 

2 décembre  : à luy,  à compte  du  terraut  qu’il  porte 

et  des  rigolles  qu’il  fait  au  bosquet  de  l’Étoile  de  Ver- 
sailles  ioo** 

3 juin  : à Antoine  Tricadeau  , jardinier,  pour  avoirfait, 

en  1692  , dans  les  avenues  hors  le  parc  de  Versailles, 
378  trous  de  5 pieds  en  carré  pour  planter  pareille 
quantité  d’arbres  à la  place  de  ceux  qui  éloient  morts, 
à 5S  chacun g4**  10’ 

28  may  : à Quentin,  pour  avoir  fait  8 5 1 toises  de 

fossez  au  pourtour  des  avenues  du  parc  de  Vincennes. 
- 85**  23 

4 novembre  : à Jean  Le  Maistre,  pour  avoir  ébour- 

geonné  11471  arbres  dans  les  avenues  du  parc  de  Vin- 
cennes et  en  avoir  labouré  i4oo  dans  lad.  avenue.  . . 
2 5«  iâ’8d 

29  janvier- 26  février  : à Thomas  Bugny,  pour  les 

labours  et  plants  qu’il  a faits  aux  anciens  arbres  et  avoir 
regarny  456  arbres  à la  place  de  ceux  qui  étaient  morts 
dans  les  avenues  des  Thuilleries  et  bois  de  Boulogne,  en 
1695  (2  p.) 180*1  163 

26  aoust  : à luy,  pour  le  premier  labour  qu’il  a fait 
auxd.  arbres  et  avoir  ébourgeonné  ceux  du  Cours-la- 
Reyne  et  de  l’avenue  des  Thuilleries  en  1696..  78**  1G3 
Somme  de  ce  chapitre 8870**  3S  6d 

manequins. 

ier  janvier  : à Cordelette,  parfait  payement  de  177** 


pour  2800  mannequins  qu’il  a livrés  à la  pépinière  du 

Roule 1 17** 

6 may-3  juin  : à luy,  pour  3200  mannequins  idem 

(2  p.) 2 1 3** 

21  octobre -2  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ma- 
nequins (2  p.) 1 5o** 

29  janvier- 26  février:  à Malherbe,  pour  les  mânes 
qu’il  a fournies  pour  planter  en  pépinière  des  maron- 
niers  d’Inde  et  autres  arbres  pour  le  jardin  de  Trianon 

(2p.) 1 83tt  7 3 

18  novembre- 16  décembre  : à luy,  sur  les  mânes 
qu’il  a fourni  pour  lever  en  motte  les  grandes  charmilles 
que  l’on  plante  dans  lesjardins  de  Meudon  (q  p.).  i35** 
29  janvier- 26  février  : à IIendrkcy,  vanier,  parfait 
payement  de  171**  4S  iod  pour  les  ouvrages  qu’il  a livrez 

à la  pépinière  du  Roule  (2p.) 1 1 i**  43  iod 

29  juillet  : à luy,  sur  ses  ouvrages  depuis  le  a5  fé- 
vrier....  93*1  1 3 5d 

1 2 février  : à Nicolas  Leroy,  pour  1 1 3 bottes  d’oziei 
.qu’il  a livrées  pour  faire  le  treillage  des  charmilles  du 

nouveau  jardin  de  Trianon 5G**  1 o3 

Somme  de  ce  chapitre io5g**  33  3d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

23  septembre  : à Marcelin,  pour  1 100  pots  de  terre 
qu’il  a livrez  à la  pépinière  du  Roule , à raison  de  8**  le 

cent 88** 

16  décembre  : à Germain,  pour  la  dépense  des  voi- 
tures de  plusieurs  arbres  verds , oignons  de  fleurs, 
plantes  vivasses  et  arbres  à fleurs,  de  la  pépinière  du 

Roulle  duus  les  jardins  des  maisons  royales Sou11 

A luy,  à compte  de  la  dépense  faite  pour  faire  voiturer 
des  ormes  et  de  la  charmille  dans  les  jardins  des  mai- 
sons royales 3 ooti 

5 janvier -7  octobre  : à Pierre  Cochois,  garde-cignes, 
pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour  prendre  i56  jeunes 
cignes  sur  la  rivière  de  Seyne,  depuis  le  pont  de  Saint- 

Cloud  jusqu’à  celuy  de  Melun  (2p.) 2i5**  is 

26  février- 18  novembre  : à luy,  pour  ses  apointe- 
mens  des  six  derniers  mois  1695  et  neuf  premiers  1696 

(2  p.) . . . 457*1  103 

1er- 25  janvier  : à Henry  Le  Vanneur  , pour  la  dépense 
qu’il  a faite  pour  prendre  79  cignes  sur  les  rivières  de 
Seyne  et  d’Oise  jusqu’à  Rouen,  et  les  avoir  voitures  à 

l’isle  des  cignes  (2p.) 1 22*1  1 7" 

21  octobre  : à luy,  pour  deux  voyages  qu’il  a faits,  l’un 
au  mois  d’avril  pour  compter  les  nids  des  cignes,  el 
l’autre  au  mois  de  septembre  pour  les  esjointer,  1 6 jours 
à 5tt  par  jour #4 H 
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i'r  janvier  : à la  dame  Boitelle,  pour  52  toises  de 
planches  de  balteau  qu’elle  a livré  pour  mettre  dans  le 
fond  d’un  balteau  qui  a voituré  du  crolin  de  mouton  du 
port  de  la  Grenouillière  au  port  de  Moulineaux  pour 

l’orangerie  de  Meudon,  à as  6d  la  toise 29^  i8s 

29  janvier  : à Guillaume  Colignon,  charon,  pour  ou- 
vrages de  charonnage  qu’il  a fait  à la  pépinière  du 

Roulle  en  1695 i8tt  19* 

26  février  : au  s1  Leroy,  pour  la  voiture,  de  Lyon  à 
Paris,  de  onze  caisses  contenant  vingt-un  milliers  d’oi- 
gnons de  fleurs  de  plusieurs  espèces,  provenant  de  la 
pépinière  du  Roy  à Toulon ii3tt  19“ 

11  mars:  à la  veuve  Denis,  pour  10  septiers  d’avoine 
qu’elle  a livrés  pour  la  nourriture  des  cignes.  . . . iooti 

8 avril  - 12  aoust  : à La  Croix,  pour  son  rembourse- 
ment de  la  voiture  de  neuf  caisses  d’oignons  de  tubé- 
reuses, de  Lyon  à la  pépinière  du  Roulle  (2  p.).  ioott  7* 
3 juin  : à Durand,  taillandier,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a faits  pour  les  jardins  des  maisons  royales  en  1 696 

f>7H 

A Pierre  Leliergne,  charon,  pour  un  chariot  neuf 
qu’il  a livré  pour  tendre  les  palissades  de  Vincennes,  et 

deux  herses  pour  ratisser  les  allées 58tt  ios 

1 7 juin  : au  sr  Polard,  pour  45  livres  de  mastic  gras 
qu’il  a livré  pour  racomoder  les  bassins  de  la  pépinière 

du  Roulle 3 2|t 

1e1'  juillet  : à Fenouillet,  chaudronnier,  pour  avoir 
racommodé  seize  paires  d’arosoirs  à la  pépinière  du 
Roulle 2 2tt  ios 

12  aoust  : au  sr  Gauné,  maître  du  coche  d’Auxerre, 

pour  avoir  voituré,  du  port  Saint-Paul  à celui  de  Vulvin, 
96  arbres  verds,  en  1694  et  1G96 7 

16  décembre  : à Briseau,  cordier,  pour  120  livres 
pesant  de  cordage  qu’il  a livré  pour  servir  à planter  en 
motte  les  grandes  charmilles  des  jardins  de  Meudon..  . 

42« 

Somme  de  ce  chapitre 22 18^  iis 

ouvriers  de  la  pépinière  du  roulle. 
ier  janvier  - 16  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  au  jardin  de  la  pépinière  du 
Roulle  depuis  le  10  décembre  1695  jusqu’au  i5  dé- 
cembre 1696  (26  p.)... 4 4 2 1 1 6S  8d 

ouvriers  des  pépinières. 

1"  janvier- 2 1 octobre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé, 
à la  journée  du  Roy,  à palissader  les  grandes  charmilles 
et  autres  ouvrages  au  nouveau  jardin  de  Trianon 
(t4  p.) 1 463++  i6s  id 


ier  janvier- 16  décembre  : à ceux  qui  ont  veillé  à la 
conservation  des  plants  d’arbres  des  avenues,  pépinières 
et  parcs  des  environs  de  Versailles  (26  p.)..  1298^  105 
ier  janvier- 20  may  : à ceux  qui  ont  voituré  des  ar- 
bres verds,  des  plantes  vivasses  et  des  géroflées  de  la  pé- 
pinière du  Roulle  dans  les  jardins  des  maisons  royailes 
(4  p.) 1 249^  2S 

15  janvier-  1 1 mars  : à ceux  qui  ont  travaillé  à éla- 
guer les  arbres  des  avenues  du  parc  de  Versailles  et 
l’allée  royale  du  bois  de  Boulogne  ( 5 p.).  i270tt  i6s  Gd 

29  janvier- 2 décembre  : à ceux  qui  ont  planté  en 
mânes  des  maronniers  d’Inde,  des  ormes  de  Flandre,  de 
la  grande  charmille  dans  les  parcs  et  avenues  des  envi- 
rons de  Versailles  ( 1 1 p.). 1 278^  7’  8d 

12  février-  16  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à 
divers  menus  ouvrages  dans  les  parcs  et  avenues  de  Ver- 
sailles (12  p.) 848tt  185  iod 

3 juin  : à ceux  qui  ont  réparé  un  chemin  proche  la 

porte  du  parc  de  Vincennes 2 4 1 s 

4 novembre  : à ceux  qui  ont  fourni  4o  bottes  de 

paille,  8 bottes  d’ozier,  6 bottes  de  cerceaux  et  10  voi- 
tures de  terrant  au  jardin  de  Vincennes 87^ 

29  juillet- 21  octobre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à es- 
jointer  des  jeunes  cignes  sur  les  rivières  de  Sevne, 
d’Oise,  d’Eure,  d’Epte  et  d’Andelle  (2p.)...  175^  9’ 
18  novembre  : à ceux  qui  ont  levé  des  maronniers  à 
Vanvre  et  Vitry  pour  planter  à Marly  et  Trianon.  49N  4S 
2 décembre  : à ceux  qui  ont  levé  70  gros  maron- 
niers à Vaux-le-Vicomle  pour  Trianon,  y compris  la 
voiture  sur  le  port  de  Melun 1 75tt  1 o‘ 

16  décembre  : à ceux  qui  ont  levé  et  voituré  de  la 

charmille  à Marly  et  planté  des  maronniers  et  des  gros 
ormes  en  motte  au  jardin  de  Trianon ig4tt  ios 

16  décembre  : à ceux  qui  ont  planté  en  motle  de  la 
grande  charmille  dans  les  jardins  de  Meudon.  . 1 65tt  7’ 
A ceux  qui  ont  eslagué  les  pisceas  du  parc  de  Cha- 


ville 32tt  2' 

Somme  de  ce  chapitre 8277N  j 4S  id 


PÉPINIÈRE  DU  ROULLE,  ETC. 


MAÇONNERIE. 

1e1  janvier  - 8 avril  : à Pierre  Cellier,  parfait  paye- 
ment de  291 6ti  6S  5d  pour  les  ouvrages  qu’il  a faits  à 
l’aqueduc  qui  conduit  l’eau  de  la  Machine  à la  butte 

Montboron  (5  p.) 766++  6S  5rl 

i5  juillet- 2 décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  maçonnerie  (8p.) 1 35oH 


ANNÉE  1696.  — SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 
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12  février- 20  may  : à Robert  Aumont,  maçon,  sur  j 
ies  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à 
la  pépinière  du  Roulle  et  à la  maison  du  garde-cignes  ; 

de  l’isle  des  cignes  (2p.) 

Somme  de  ce  chapitre 226  itt  6S  5d 

SERRURERIE, 

Ier  janvier  : à Merlin,  serrurier,  pour  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  à la  pépinière  du  Roulle.  28^ 

29  juillet  : à Marc  Bonvrins  , serrurier,  pour  ouvrages 

de  serrurerie  à lad.  pépinière 2 0tt  i3s 

Somme  de  ce  chapitre Û8tt  17’ 

MENUISERIE. 

12  février- 11  mars  : à Jaques  Portrait,  menuisier, 
parfait  pavement  de  2 3 1 ^ pour  ies  caisses  quil  a faits 
pour  l’orangerie  des  Thuilleries  et  les  bancs  pour  la  pé- 
pinière du  Roulle (2  p.) i8itt 

ior  janvier  : à Chevallier,  menuisier,  pour  dix-huit 
tretteaux  et  six  planches  de  9 pieds  qu’il  a livrés  pour 

les  palissades  du  nouveau  jardin  de  Trianon Û2tt 

Somme  de  ce  chapitre 2 2 3!+ 

SAINT-GERMAIN-EN-  LAYE. 

MAÇONNERIE. 

8 janvier-  23  décembre  : à Jaques  Barbier,  entrepre- 
neur, pour  ses  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie  au 
château  et  autres  endroits  de  Saint-Germain-en-Laye, 
pendant  la  présente  année  1696  (12  p.).  i3i2tt  19*  id 
29  avril  - i3  may  : à luy,  pour  le  rétablissement  d’une 
partie  d’aqueduc  des  fonds  de  Retz  qui  s’est  éboulée 

(2  p.) i6o« 

29  avril  : à luy,  pour  réparation  au  château  et  à la 

chancellerie  de  Saint-Germain io5tt  19^  iod 

32  juillet- 19  aoust  : à luy,  pour  ouvrages  aux  chemi- 
nées du  château  et  du  manège  de  Saint-Germain  (2  p.) 
i38«  iûs 

22  juillet  - 5 aoust  : à luy,  sur  le  rétablissement  d’une 
voûte  de  cave  à la  Surintendance  ( 2 p.).  . 1 7 8+t  17’  911 

23  décembre  : à luy,  pour  le  fer  qu’il  a déscellé  sous 

quatre  arcades  du  pont  de  Poissy,  et  avoir  fait  transporter 
lesd.  fers  au  magasin  de  Saint-Germain 2 0tt 

5 aoust  : à Martin  Chevriau,  maçon  en  plâtre,  pour 
ouvrages  faits  à la  fosse  d’aysance  de  la  Surintendance 

à Saint-Germain 36tt 

Somme  de  ce  chapitre  ....  iq52tt  105  8d 

comptes  des  bâtiments.  — iv. 


charpenterie. 

1 9 aoust  : à Jean-Jaques  Aubert,  pour  les  poteaux  qu’il 
a fournis  et  posez  dans  la  cour  des  cuisines  de  Saint- 
Germain  , pour  tendre  la  tapisserie  aux  deux  Festes-Dieu 
25ott 

23  décembre  : à Jaques  Dubois,  charpentier,  pour 
io5  pieux  qu’il  a arrachés  à quatre  arcades  du  pont  de 
Poissy  pour  déboucher  lesd.  arcades,  afin  de  donner 
cours  à la  rivière  qui  y faisoit  des  aterrissemens . . . 75** 
Somme  de  ce  chapitre 32  5tt 

MENUISERIE. 

2Û  juin  : à François  Millot,  menuisier,  pour  ouvrages 
au  château  de  Saint-Germain  pendant  janvier  et  février 
1696.  . io7h  2 5 8d 

SERRURERIE. 

22  janvier- 26  novembre  : à Joseph  Rouillier,  ser- 
rurier, pour  ouvrages  qu’il  a fournis  et  réparez  au  château 
de  Saint-Germain-en-Laye  pendant  la  présente  année 
(6  p.) 6i2tt  193  8d 

vitrerie. 

t 

22  janvier- 9 décembre  : à Claude  Cosset,  vitrier, 
pour  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  dans  la  dépen- 
dance du  château  de  Saint-Germain , depuis  le  mois  de 
décembre  i6q5  jusqu’au  mois  de  novembre  îGqG 
(10  p.) 798tt  3S  3d 

ouvrages  de  bronze. 

22  janvier  : à Dominico  Cucci,  ébéniste  fondeur,  pour 
les  ouvrages  de  bronze  doré  d’or  moulu  qu’il  a faits  au 
château  de  Saint-Germain  pendant  1686.  . . 538tt  165 

PAVÉ. 

22  janvier- 19  février  : à Gilles  Deriaux,  paveur, 
parfait  payement  de  291^  pour  ouvrages  de  pavé  en  plu- 
sieurs endroits  sur  les  aqueducs  des  fonds  de  Retz,  en 
1693,  169Û  et  1 6g5  (2  p.) 2Ûitt 

28  octobre  - 1 1 novembre  : à luy,  pour  lesd.  ouvrages 

en  1696  (2  p.) 333^  7’  8d 

Somme  de  ce  chapitre 57&tt  7"  8d 

TERRASSES. 

8 janvier  : A.Cezard  Levasseur  , terrassier,  pour  G8 
trous  qu’il  a faits  dans  le  verger  du  jardin  du  Val  et  le 
long  des  espaliers,  contenant  chacun  6 pieds  de  large  en 
carré  sur  2 pieds  de  profondeur,  dans  lesquels  il  a ra- 
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porté  i pied  î/a  de  bonne  terre  et  a sommes  de  fumier  i 

de  vache i /iatt  i6s 

19  février  : à du  Parc,  jardinier  du  château  neuf  de 
Saint-Germain,  pour  les  trous  qu’il  a faits,  où  il  a ra-  j 
porté  de  la  bonne  terre , le  fumier  qu’il  a fourni  et  les  j 
arbres  fruitiers  qu’il  a plantez  dans  son  entretien  pendant 

-î  695 g4N  33 

■j 3 décembre  : à François  Laveciief,  dit  du  Parc,  pour 
46  trous  qu’il  a fait  faire  dans  son  verger  et  autres  ou- 
vrages   5ott 

13  may  : à Martin  Chevreau,  terrassier,  pour  éboulis 

relevez  en  deux  parties  des  escarpemens  de  la  forest  do 
Saint-Germain,  à ios  la  toise  courante i42tt  103 

27  may- 24  juin  : à luy,  pour  les  terres  qu’il  a enle- 
vées au  pied  des  escarpemens  entre  Conflans  et  la  Frette 

(3p.) 3o7tt  103 

16  septembre  : à Robert  Véron  , pour  avoir  enlevé  des 
gravois  qui  estoient  au  derrière  de  la  forest  de  Saint-Ger- 
main   44tt  10' 

a5  novembre  : à Jean  Vigor,  pour  44  trous,  de 
h pieds  de  large  en  carré  sur  3 de  profondeur,  qu’il  a 
touillés  dans  le  parterre  en  gazon  de  Saint-Germain, 
dont  il  a transporté  les  mauvaises  terres  dans  le  petit 

parc  et  qu’il  a remplis  de  bonnes  terres 170^ 

23  décembre  : à Robert  Minedorge,  terrassier,  pour 
70  trous,  de  chacun  6 pieds  de  largeur  en  carré  sur  3 
pieds  de  profondeur,  qu’il  a fouillés  et  remplis  de  bonne 
terre  qu  il  a prise  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Saint- 

Germain,  et  autres  ouvrages 1 7 

Somme  de  ce  chapitre 1126^  9" 

LABOURS. 

8 janvier  : à Pierre  et  Guillaume  Motte,  laboureurs, 

parfait  payement  de  8iatt  193  à qnoy  montent  les  trous 
qu’ils  ont  faits,  les  ormes  qu’ils  ont  habillés  et  plantez 
dans  le  boulingrin  au  dessous  du  château  neuf  et  dans  I 
le  petit  parc  de  Saint-Germain-en-Laye , pour  regarnir 
ceux  qui  estoient  morts,  et  le  labour  qu’ils  ont  donné 
aux  plants  dud.  boulingrin  et  du  petit  parc  pendant  les 
trois  derniers  mois  1 6g5 aie*1  195 

27  may -5  aoust:  â eux,  pour  le  premier  labour  qu’ils 
ont  donné  auxd.  plants  (/i  p.) 007*+  165 

14  octobre- 25  novembre  : à eux,  sur  le  deuxième 

labour  (4p.  ■ ) 607^  1 63 

9 décembre  : à eux,  pour  les  trous  qu’ils  ont  laits  et 

les  ormes  qu’ils  ont  plantez  dans  le  boulingrin  du  châ- 
teau neuf  et  dans  le  petit  parc i55tt  63 

Somme  de  ce  chapitre 1 383tt  1 7" 


GLACIÈRES. 

8 janvier- a3  décembre  : à Pierre  Champagne  et  Noël 
Lavenet,  terrassiers,  pour  43  toises  cubes  de  glace  pour 
remplir  les  deux  glacières  de  Saint- Germain,  à iott  la 
toise  (2p.) 43ott 

23  décembre  : à eux,  sur  lesd.  glacières  qu’ils  ont 

remplies 200^ 

Somme  de  ce  chapitre 63ott 

DIVERSES  DÉPENSES. 

16  septembre  : à Estienne  Langlois,  cordier,  pour 
les  cordages,  seaux,  pelles,  clouds  et  bottes  qu’il  a li- 
vrés au  magasin  de  Saint-Germain 28tt  i5’ 

27  may  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  g3  che- 

minées qu’il  a ramonnées  aux  apartemens  du  château  de 
Saint-Germain-en-Laye 23^5’ 

19  février  : à Georges  Yvon,  couvreur  en  chaume, 
pour  le  rétablissement  qu’il  a fait  à la  couverture  des 
quatre  glacières  du  château  auxquelles  il  a fourni  le 
chaume  et  la  paille i25tt 

16  septembre:  à Julien  Lorv,  horlogeur,  pour  ouvrages 
et  réparations  à l’horloge  du  château  neuf  de  Saint-Ger- 
main   35tt  ios 

28  octobre  : à Jean  Derociie,  garçon  plombier,  pour 

plusieurs  outils  qu’il  a acheptez  pour  employer  aux  en- 
tretiens dud.  château i6tt  83 

2 5 novembre  : à Jean  Gautier,  charbonnier,  pour 
11  muids  1/2  de  charbon  qu’il  a livré  au  magasin,  à 
3*t  1 os  lo  muid 4ott  55 

Somme  de  ce  chapitre 269^  3 5 

ENTRETIENS  DE  SAINT— GERMAIN  - EN— LAVE. 

i5  janvier- 3o  septembre  : à Jean  Déroché,  garçon 
plombier,  ayant  la  recherche  des  plombs  sur  la  couver- 
ture du  château  et  autres  maisons  dépendantes  d’iceluy, 
pour  et  pendant  les  six  derniers  mois  i6q5  et  six  pre- 
miers 1696  (4  p.) 6oott 

1 5 avril  - 1 4 octobre  : à Jaques  Barbier  , maçon , ayant 
l’entretien  de  la  terrasse,  perrons,  murs  de  clôture  et 
loges  des  Suisses  de  la  dépendance  des  châteaux  de  Saint- 
Germain  et  de  Marly,  pour  les  six  premiers  mois  de 
1696  (3  p.) 9oott 

i5  avril  - i4  octobre  : à Simon  Deschamps,  couvreur, 
ayant  celuv  de  la  couverture  de  la  dépendance  desd.  châ- 
teaux de  Saint-Germain  et  de  Marly,  pendant  le  même 

temps  (3p.) i286H 

Somme  de  ce  chapitre 2786** 
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JOURNÉES  D’OUVRIEUS. 

8 janvier- 23  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  dans  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Saint- Germain  depuis  le  20  décembre  i6q5  jus- 
qu’au 22  décembre  1696  (26  p.) 4o4H  i6s 

MARLY. 

MAÇONNERIE. 

4 mars -9  décembre  : à Jean  Bailly,  entrepreneur 
de  maçonnerie,  sur  les  matériaux  dont  il  fait  provision 
pour  la  construction  des  nouveaux  bàtimens  de  Marly 

(22  p.) ^0787^  ios 

8 janvier  : à Pasquier  Laurens,  tailleur  de  pierre, 
pour  avoir  curé  et  pavé  le  fonds  du  puis  de  la  ferme  du 

Trou  d’Enfer 1 

18  mars  : à Lefranc  Heürtiër,  autre,  pour  avoir  taillé 
le  derrière  de  la  pierre  de  taille  au  pourtour  du  réservoir 

du  bosquet  de  Marly,  du  côté  du  village 38H 

1 e‘— 1 5 avril  : à Louis  Le  Vasseur,  autre,  pour  les 
tranchées  qu’il  a faites  au  mur  des  apartemens  du  3 , du 
7 et  du  8 du  haut  du  château,  pour  y mettre  des  tringles 

pour  la  tapisserie  (2  p.) 72^ 

22  janvier  : à François  Godin  et  Pierre  Buret,  ma- 
çons, parfait  payement  de  671^  is7d  à quoy  montent 
leurs  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie  au  château 

de  Marly  pendant  les  cinq  derniers  mois  1696 

1 2 itt  is  7d 

1 9 février-  1 1 novembre  : à eux,  sur  leurs  ouvrages 

et  réparations  aud.  château  pendant  l’année  1696 
(6  p.) 772*+  6’  8d 

8-22  juillet  : à eux,  pour  la  pierrée  qu’ils  ont  faite 
dans  le  bosquet  du  côté  de  Lucienne,  de  38  toises  1/2,  à 

8tt  la  toise  courante  (2  p.) 3o8tt 

10  juin  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  à l’aqueduc  au 
dessus  du  réservoir  de  Marly  du  côté  de  Lucienne  .... 

1 08^  5’ 

22  juillet  : à eux,  pour  deux  pierrées  qu’ils  ont  chan-  | 
gées  dans  le  bosquet  du  côté  de  Lucienne.  . 5itt  i3s  4d  j 
20  octobre- 23  décembre  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  ! 

en  divers  endroits  de  Marly  (5p.) 1 1 oott 

10  juin  : à Jean  Caeanets,  limosin,  pour  avoir  dé-  ; 
moly  deux  regards  joignant  le  réservoir  du  bosquet  du 
côté  du  village 36tt 

2 5 novembre  : à Jean  Housset,  maçon,  pour  un  mo-  | 


dèle  qu’il  a fait  avec  de  ;a  pierre  de  meulière  en  une 
partie  de  la  façade  du  bassin  au  derrière  du  château  de 

Marly 38« 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 4345ott  i6s  7d 

JARDINAGES. 

i3  may  : à Jaques  Le  Jay,  jardinier,  pour  2 3 bottes 
d’échalats,  de  chacune  6 pieds  de  longueur,  qu’il  a livrez 

au  magasin  de  Marly,  à 20“  la  botte 23tl 

10  juin  : à luy,  pour  le  treillage  qu’il  a fait  dans  le 
jardin  de  Marly,  contenant  36  toises  1/2,  à 35s  la  toise 

courante,  de  4 pieds  de  haut 63tt  175  6d 

A luy,  pour  5 00  pieds  de  jassées  qu’il  a livrées  aud. 

jardin 30tt 

8 janvier- s3  décembre  : à Charles  Amelot,  jardi- 
nier, pour  les  grandes  spées  de  charmes  et  de  chàteignier 
qu’il  a levées  en  motte  dans  la  forest  de  Marly,  qu’il  a 
sorties  hors  des  carrez  de  lad.  forest  et  chargées  dans 
les  voitures  pour  le  jardin  de  Marly  (6p.)...  763+t  8S 
22  janvier  - 1 4 octobre  : à luy,  pour  avoir  fait  la  ton- 
ture  de  toutes  les  allées,  routtes  et  palissades  du  parc  et 

de  la  forest  de  Marly  (4  p.) 3 9 1 ++  /1 s 

5 février  - 9 décembre  : à luy,  pour  la  recoupe  qu’il  a 
dressée  et  façonnée  dans  les  allées  du  parc  et  du  jardin 

de  Marly  (i5  p.) 2807*+ 

19  février- 18  mars  : à luy,  pour  journées  d’ouvriers 
employez  à lever  en  motte  tout  le  bois  qui  étoit  entre 
l’escarpolette  et  le  premier  Commun  de  Marly  et  à plan- 
ter led.  bois,  tant  en  palissade  qu’en  bois  perdu,  aux 
cotez  de  lad.  escarpolette,  et  autres  ouvrages  (4  p.)..  . . 

■ 74 1 1+  1 8“ 

1er  avril  : à luy,  parfait  payement  de  75ott  8S  2d  pour 
le  plain  labour  qu’il  a donné  à partie  des  plants,  pour 
les  trous  qu’il  a faits,  et  les  ormes  qu’il  a habillés  et 
plantez  en  la  place  de  ceux  qui  étoienl  morts.  2oott  85  2d 
A luy,  pour  avoir  élagué  les  nouveaux  plants  de  châ- 
teigniers  du  bosquet  du  côté  de  Lucienne  et  coupé  des 
gaules  dans  la  forest  de  Marly  pour  palisser  les  branches 

d’ormes  en  portique / . . . . 1 o3tt  hs 

i5  avril  : à luy,  pour  les  genets  et  brières  qu’il  a ar- 
rachez dans  les  routtes  du  parc  et  autres  ouvrages.  4ott 
27  may  - 1 1 novembre  : à luy,  pour  avoir  rétabli  plu- 
sieurs ornières  et  ravines  que  les  pluies  ont  faites  sur  la 

recoupe  du  jardin  (10  p.) i5i8H  i8s 

24  juin-23  décembre  : à luy,  à compte  des  trois 
plains  labours  qu’il  a donnez  aux  plants  de  Marly  et  au- 
tres ouvrages  (4p.) 700^ 

5 aoust  : à luy,  pour  avoir  dressé  l’allée  du  jardin  de 


6. 
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Marly  au  devant  des  pavillons  de  l’aile  du  costé  du  vil-  [ 


19  aoust  : à luy,  pour  avoir  dressé,  pioché,  donné 
deux  mouillures  et  battu  de  trois  voilées  la  recoupe  qui 
est  au-dessus  de  la  cascade  du  bas  dud.  jardin 


1 16**  i6s 

16  septembre  : à luy,  pour  avoir  ratissé  l’herbe  de 
dessus  la  recoupe  du  bosquet  de  Marly  du  côté  du  vil- 
lage  92**  i6s 

16  septembre  - 1 4 octobre  : à luy,  pour  790  boisseaux 
d’oignons  de  tulipes,  narcisses  et  jacinthes  qu’il  a levez 
en  partie  des  plattes  bandes  du  jardin  (2  p.). . . . 3i6** 
3o  septembre- 25  novembre  : à luy,  pour  divers  ou- 
vrages de  jardinage  qu’il  a fait  au  jardin  de  Marly 

(2  p.  ) 1 5 4tt  8S 

i 4 octobre  - 11  novembre  : à luy,  à compte  de  toutes 
les  routtes  de  la  forest  qu’il  a repassées  an  croissant 
(2p.) ; 2 5o** 

9 décembre  : à luy,  pour  avoir  levé  en  motte  des  ormes 

dans  les  plants  du  derrière  du  château  de  Marly  et  les 
avoir  transportés  et  plantez  dans  les  bosquets  derrière 
les  pavillons 80**  5S 

10  juin  : à Nicolas  Louvet,  jardinier,  pour  3oo  ju- 
liennes blanches  doubles  qu’il  a livrées  pour  le  jardin  de 
Marly,  à io**le  cent,  y compris  io**  pour  la  voiture.  . . 
4o« 

9 décembre  : à François  Galin,  pour  3 00  sommes 
de  fumier  de  cheval  consommé  qu’il  a livré  dans  le  jar- 


din de  Marly 90** 

18  mars -2  septembre  : à Claude  Garnier,  pour 
73  septiers  de  graine  d’herbe  de  bas  pré  qu’il  a livrez  au 

magasin  de  Marly,  à 3**  le  septier  (4  p.) 365** 

Somme  de  ce  chapitre  ....  gi3itt  1 63  8d 


TERRASSES. 

iej  avril  - i3  may  : à Guillaume  Motte,  à compte  du 
régallement  qu’il  fait  aux  routtes  de  la  forest  de  Marly, 
qui  ont  esté  gâtées  par  les  voitures  qui  ont  transporté  de 
la  grande  charmille  en  motte  de  lad.  forest  dans  le  jar- 
din ( 4 p.) . 5oo** 

29  avril  - 1 3 may  : à luy,  pour  avoir  labouré  et  dressé 
les  terres  du  glacis  qui  est  le  long  du  bosquet  de  Marly 
du  costé  du  village  pour  y semer  de  la  graine  d’herbe, 
et  labouré  tous  les  plants  dud.  bosquet  (2  p.) . i33**  45 
27  may  : à luy,  pour  avoir  labouré  toutes  les  plattes 

bandes  des  berceaux  de  Marly 2 0fl 

2 - 3o  septembre  : à Pierre  et  Guillaume  Motte  , pour 
le  labour  qu’ils  ont  donné  sur  les  glacis  du  jardin  de 
Marly  sur  lesquels  ils  lèvent  le  gazon  qui  n’est  que  de 


mousse  et  de  mauvaise  herbe  afin  de  l’enlever  hors  le 

parc (3  p. ) 392** 

8 janvier- 9 décembre:  à Nicolas  Borienne,  pour  ses 
ouvrages  de  gazon  neuf  et  vieux  qu’il  a fait  en  divers 

endroits  du  jardin  de  Marly  (8  p. ) 958**  1 is  3d 

2 4 juin  - 8 juillet  : à luy,  pour  le  sable  de  rivière  qu’il 
a transporté  à la  hotte  et  les  gravois  qu’il  a enlevés  dans 

les  allées  du  jardin  (2p.) ti3** 

11  novembre  : à Charles  Horslaville,  terrassier, 

pour  le  neltoyement  des  quatre  bassins  ronds  du  jardin 

de  Marly 32** 

8 janvier- 16  septembre  : à Pierre  Champagne  et 
Noël  Lavenet,  terrassiers,  à compte  de  la  terre  qu.’ils  en- 
lèvent sur  6 pieds  de  hauteur  dans  les  allées  du  bosquet 
de  Marly  du  côté  du  village  et  sur  les  allées  au  pourtour 

de  lad.  pièce  d’eau  du  jardin  (i4  p.) 7600** 

8 janvier-i3  may  : à eux,  pour  5o  toises  cubes  de 
glace  qu’ils  ont  voiturée  et  mise  dans  les  glacières  de 
Marly,  y compris  la  fourniture  de  paille  (3  p.)..  5oo** 
8-22  janvier  : à eux , pour  la  fouille  et  transport  qu’ils 
ont  faits  pour  les  changemens  des  glacis  el  plattes  bandes 
des  parterres  du  bas  du  jardin  (2  p.).  , . 286**  17“  iod 
22  janvier- 19  février:  à eux,  pour  les  mauvaises 
terres  qu’ils  ont  fouillées  et  transportées  hors  le  parc  et 

les  bonnes  terres  qu’ils  ont  rapportées  (2  p.) 

259**  i5s  iod 

4 mars  - 27  may  : à eux,  pour  les  terres  qu’ils  remuent 

derrière  le  premier  Commun  pour  le  bâtiment  qu’on  va 
faire  (7p.) . . . 1 64  0** 

10  juin- 23  décembre  : à eux,  sur  les  terres  et  gra- 
vois qu’ils  ont  fouillés  et  enlevez  en  divers  endroits  de 

Marly  (9  p.) 1107*1  is  9“ 

2Ô  juin  : à eux,  pour  3 toises  i/4  cubes  de  recoupe 
qu’ils  ont  livrées,  joignant  la  porte  du  bas  du  jardin  de 
Marly  du  costé  de  Lucienne,  pour  rétablir  les  ravines.  . 
107**  5S 

5 aoust- 25  novembre:  à eux,  sur  les  terres  qu’ils  re- 

muent pour  les  changements  des  mauvaises  terres  dans 
led.  jardin  (6  p.) 925**  3S  7d 

19  aoust- 3o  septembre  : à eux,  parfait  payement  de 
9271**  17*  7d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  recoupes 
transportées  des  carrières  de  Carrières-sous-Bois,  qu’ils 
ont  faits  au  jardin  de  Marly  en  i6g5  et  1696'  (4  p.)  . . 

79911  *7 V 

i3  octobre  : à eux,  parfait  payement  de  g4o**  i5s  5d 

pour  transports  de  terres  et  recoupes 2 4o**  i5s  5d 

28  octobre -9  décembre  : à eux,  sur  les  terres  qu’ils 
remuent  entre  les  Communs  de  Marly  et  au  pourtour  du 
bassin  derrière  le  château  (2  p.) 200** 
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9 décembre  : à eux,  sur  la  fine  recoupe  de  Carrière- 

sous-Bois  qu’ils  livrent 200** 

a3  décembre  : à eux,  sur  les  trois  glacières  de  Marly 

qu’ils  ont  remplies  de  glace . 3 00» 

i5  avril -9  décembre  : aud.  Lavenet,  pour  plusieurs 
voilures  qu’il  a fournies  et  divers  menus  ouvrages  de 

terrasses  (6  p.)  . . . 2.55» 

8 juillet- 5 aoust  : aud.  Champagne,  pour  avoir  fait 
garder  le  bosquet  de  Marly  pendant  63  jours  (2p.)... 

63» 

8 janvier  : à Thomas  Marville,  terrassier,  pour  avoir 
recouvert  avec  du  fumier  chaud  tous  les  regards  du  parc 
de  Marly,  et  pour  avoir  enlevé  de  la  boue  entre  les  deux 
Communs  et  fait  la  place  d’un  escalier  à côté  du  petit  pa- 
villon au  bout  du  corps  de  garde  joignant  lesd.  Com- 
muns  . ...  60» 

A luy,  pour  avoir  fait  un  chemin  avec  du  fumier,  sur 
9 pieds  de  largeur,  en  toute  la  descente  du  château  de 
Marly  et  en  celte  du  chemin  qui  est  au  derrière  dud.  châ- 
teau, pour  monter  au  Trou  d’Enfer,  à cause  des  glaces. 

82» 

8-22  janvier  : à luy,  parfait  payement  de  485»  9’  id 
pour  la  mauvaise  terre  qu’il  a fouillée  et  transportée 
hors  le  parc  de  Marly,  et  la  bonne  terre  qu’il  a rapportée 

dans  lcd.  parc  (2  p.) 335»  9“  ia 

22  janvier- 2b  novembre  : à luy,  pour  les  perches  de 
châtaignier  qu’il  a voiturées  des  bois  joignant  la  ferme 
de  Vaucheron  et  des  bois  des  Gressels,  des  Vaux,  de 
Crouy  dans  le  parc  de  Marly,  et  autres  plus  grandes  pour 

mettre  au  pied  des  ormes  (6  p.) 4 90»  os  iod 

5 février- 10  juin  : à luy,  parfait  payement  de  63o» 
pour  70  toises  cube  de  terreau  qu’il  a voituré  de  la -cour 
du  s1  Rivié,  au  port  de  Marly,  dans  led.  jardin  (3  p.) . 

v 53  o» 

22  janvier- 9 décembre  : à luy.,  sur  les  terres  et  gra- 
vois  qu’il  a enlevez  en  divers  endroits  des  bâtimens  de 
Marly,  où  l’on  fait  des  changemens  (8p.)..  813^  7®  3d 
1 g février- 1 1 novembre  : à luy,  pour  avoir  nettoyé  le 
pavé  en  divers  endroits  de  la  dépendance  du  château,  et 

autres  menus  ouvrages  (12  p.) 79 1 ^ ios 

19  février- 23  décembre  : à luy,  sur  le  fumier  de  che- 
val qu’il  a transporté  à divers  endroits  du  parc  et  du 

jardin  de  Marly  (5  p.) 384» 

18  mars- 1 3 may  : à luy,  pour  les  terres  qu’il  a en 

levées  au  derrière  des  Olïices  (5p.) n4i»  53 

10  juin  : à luy,  pour  avoir  changé  de  terre,  régallé  et 
dressé  l’allée  de  la  ceinture  du  parc  qui  commence  à la 
fausse  porte  du  côté  du  village  et  qui  finit  à l’autre 


fausse  porte  sur  le  chemin  de  Versailles 80» 

8 juillet  : à luy,  pour  les  terres  qu’il  a enlevées  au 
derrière  du  deuxième  Commun  de  Marly  pour  y agrandir 

une  écurie i5a»  43  2'1 

22  juillet- 2 septembre  : à luy,  pour  le  transport  de 
sable  commun  sur  les  allées  au  derrière  des  pavillons  des 

deux  ailes  de  Marly  (2p.) 97»  12S 

3o  septembre  : à luy,  pour  avoir  levé  619  boisseaux 
d’oignons  de  tulippcs  et  de  narcisses  dans  les  plaltes  bandes 

du  jardin  de  Marly 207»  123 

5 février  : à Jean  Vigor,  terrassier,  pour  une  pierrée 
à pierre  sèche  qu’il  a fait  au  dessus  de  l’allée  du  bosquet 
de  Marly  du  côté  de  Lucienne,  pour  y faire  passer  l’eau 


que  le  robinet  des  Trois  Fontaines  perd. . . . 56»  i3s  41‘ 
1 8 mars  : à luy,  pour  avoir  arraché  des  genets  à deux 
routtes  du  parc  de  Marly 18» 


10  juin- 2 septembre  : à luy,  pour  la  glaise  qu’il  a 
voilurée  et  façonnée  pour  le  plat-fonds  et  entre  les  murs 
de  terrasse  et  de  douve  des  lieux  communs  nouvellement 
faits,  et  en  d’autres  endroits  du  jardin  (3  p.)...  i58» 
8 juillet  : à luy,  pour  les  changemens  de  terre  qu’il  a 
fait  aux  deux  bassins  du  dessus  et  du  dessous  de  la  cas- 
cade.  106»  5S 

A luy,  pour  une  pierrée  à pierre  seiche  qu’il  a faite 
depuis  le  fonds  des  regards  des  fontaines  des  rochers 
jusque  dans  l’aqueduc  quitrenchc  l’allée  au  dessous  desd. 

rochers,  à 3»  la  toise  courante 60» 

24  juin- 11  novembre:  à luy,  pour  avoir  apporté  du 
sable  commun  sur  les  allées  au  devant  des  pavillons,  gâ- 
tées par  les  ravines  (3p.) 376»  6S 

19  aoust- 28  octobre  : à luy,  pour  ouvrages  de  ter- 
rasse au  bosquet  du  côté  de  Lucienne  et  pour  avoir  ôté 
la  boue  et  la  glaise  du  fond  du  réservoir  du  bosquet  de 

Marly  du  côté  du  couchant  pour  le  réparer  (2p.) 

1 20»  1 6S 

3o  septembre  : à luy,  pour  avoir  ôté  les  joncs  et  les 
herbes  dans  le  canal  au  pourtour  de  l’estang  du  Trou 

d’Enfer 60» 

2 5 décembre  : à luy,  pour  206  sommes  de  fumier  de 

cheval  qu’il  a fourni  pour  mettre  sur  les  chemins 

61»  i6s 

A luy,  pour  le  pavé  qu’il  a voituré  de  la  cour  qui  est 
entre  les  écuries  du  lloy  à Marly  au  dessus  du  bassin  du 
derrière  du  château  pour  le  rétablissement  du  pavé  dans 

led.  bassin 27» 

3 o septembre- 1 1 novembre  : à Pierre  Le  Clerc,  dit 
Pitre,  à compte  des  terres  qu’il  porte  sur  les  glacis  de 

Marly  (4  p.) 1900» 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 24y43»  8S  1 id 
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VOITURES. 

b janvier  : à Claude  Dossard,  parfait  payement  de 
22itt  5S  à quoi  monte  la  voiture  de  885  grandes  spées 
de  charmes  et  de  cbâteigniers  de  la  forest  de  Marly  où 
elles  ont  été  levées  en  motte,  dans  le  jardin  de  Marly,  à 
5S  pièce 1 2 itt  5S 

8 janvier- 4 mars  : à luy,  pour  la  voilure  de  8386 

grandes  spées  qu’il  a voilurées  de  lad.  forest,  pour  idem 

(7  p.) 2 1 0 1 tt  ios 

23  décembre  : à Nicolas  Redeau,  fermier  du  Vauclie- 
ron,pour  io5o  grandes  spées  de  charme  qu’il  a voilu- 
rées de  la  forest  de  Marly,  où  elles  ont  été  levées  en  motte , 
dans  le  jardin  de  Marly  où  elles  ont  esté  plantées  pour 
former  une  grande  palissade  des  deux  costez  de  l’allée 
verte  du  derrière  du  château,  à 5S  pièce.  . . . 262^  ios 

18  mars-  10  avril  : à Pierre  Mayelx , pour  19  jour- 
nées de  sa  voiture  à quatre  chevaux,  employées  à voitu- 
rer  des  gaules  de  la  forest  de  Marly  où  elles  ont  esté 
coupées,  à 7*1  par  jour  (3p.) i33tt 

1e1'  avril  : à Antoine  Malingre,  pour  3oo  grosses  per- 
ches de  chàteigniers  qu’il  a voilurées  des  bois  au  dessous 

de  Noisy  au  derrière  du  magasin  de  Marly 45^ 

Somme  de  ce  chapitre 2663^  5 5 

CHARPENTERIE. 

22  janvier- 10  février  : à Jean-Jaques  Aubert,  char- 
pentier, pour  ses  ouvrages  à Marly  pendant  le  mois  de 
décembre  i6g5  (9p.) 5o7tt  7*  2d 

1 5 avril  - 1 1 novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages aux  nouveaux  bâtimens  de  Marly  ( 1 5 p.).  1 ogooH 

2 8 octobre  : à luy,  pour  avoir  relevé  les  deux  tuiaux 
de  plomb  d’un  pied  qui  estoient  au  fond  de  la  (renchée 
faite  entre  le  mur  du  deuxième  réservoir  du  dessus  de 
Marly  et  l’aqueduc  qui  est  sous  la  chaussée,  pour  y 
mettre  une  conduite  de  18  pouces 4oH 

9 décembre  : à luy,  sur  33o  grands  poteaux  de  chesne, 

de  chacun  16  pieds  de  long  sur  3 pouces  de  gros,  qu’il 
a livrez  au  magasin  de  Marly 2 00tt 

8 janvier- 3o  septembre  : à Michel  Le  Bressan,  char- 
pentier, pour  ses  ouvrages  de  charpenterie  dans  la  dé- 
pendance du  château  de  Marly,  depuis  le  ier  décembre 
j 6g5  jusqu’au  mois  de  septembre  1 696  (9  p.).  g43H  7’  3d 

10  juin  : à luy,  pour  les  figures  qu’il  a démontées  de 
dessus  les  pieds  d’estaux  dans  le  jardin  et  bosquet  de 
Marly,  et  celles  qu’il  a transportées  et  mises  en  place  au 
coindu  parterre  joignant  le  grand  escalier  . . . 36H  i5s 
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28  octobre-23  décembre  : à luy  et  Pierre  Lauver- 
gnac,  sur  leurs  ouvrages  aud.  château  de  Marly  pendant 


les  trois  derniers  mois  1696  (5p.) 8 1 3+*  1 as  7e1 

Somme  de  ce  chapitre i344ttt  2S 

COUVERTURE. 


5 février  : à Simon  Deschamps,  couvreur,  à compte  de 
la  couverture  d’ardoise  qu’il  fait  dans  la  dépendance  du 

château  de  Marly i5ott 

27  mav-3i  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux 

nouveaux  bâtimens  de  Marly  (10  p.) 3oootf 

2.5  novembre  : à luy,  pour  80  bottes  de  lattes  à ar- 
doises qu’il  a livrées  au  magasin 8ott 

22  janvier  : à Georges  Yvon,  couvreur  en  chaume, 
pour  avoir  rétabli  la  couverture  des  trois  glacières  de 
Marly 5 gu 

Somme  de  ce  chapitre 3286ti 

menuiserie. 

22  janvier- 5 février  : à Jaques  Mirel,  menuisier, 

pour  ses  ouvrages  de  menuiserie  au  château  de  Marly 
depuis  le  i5  septembre  jusqu’au  dernier  décembre  ibg5 
(2  p.) 5i3H  1 is  2d 

19  février  - 1 6 septembre  : à luy  , sur  ses  ouvrages  aux 
nouveaux  changemens  de  Marly  (18  p.).  . 453itt  os  5'1 
3o  septembre- 9 décembre  : à luy,  sur  sa  menuiserie 

aux  nouveaux  bâtimens  de  Marly  (6  p.) 43ooH 

2 3 décembre  :‘à  luy,  pour  les  réparations  en  divers 

endroits  du  château  en  1 696  et  1G96 ioitt  ios 

2 4 juin- 19  aoust  : à Juan  Denel,  pour  ouvrages  au 

château  de  Marly  (2  p.) 285tt  9*  ^ 

îC  septembre -9  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 

aux  nouveaux  bâtimens  (6p.) 1800^ 

5 aoust  : à Nivet,  menuisier,  pour  ses  ouvrages  de 

menuiserie  aud.  château  en  1696 290+*  ios  6d 

2 septembre -9  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 

aux  nouveaux  bâtimens  de  Marly  (8p.) 25oott 

5 février  : à François  Millot,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  23gtt  i5s  3d  pour  ses  ouvrages  au  château  en 

j 1695 i3g«  i5s  3d 

5 février- 18  mars  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  château 

(4  p.).  8 2 1 tt  3S  4d 

1er  avril- 9 décembre  ; à luy,  sur  ses  ouvrages  au  châ- 
teau au  sujet  des  nouveaux  changemens  (20  p.).  7900^ 

23  décembre  : à Barthélémy  Lechaudé,  menuisier, 
pour  ses  ouvrages  à l’aparlement  des  offices  de  Marly  où 

j loge  le  concierge 67**  4" 

Somme  de  ce  chapitre 2325ott  45  3d 
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SERRURERIE. 

4 mars  : à Joseph  Rouili.er  , serrurier,  parfait  payement 
de  ig4o»  à quoy  montent  ses  ouvrages  de  serrurerie  aux 

cascades  du  jardin  de  Marly 2 4o» 

i5  avril  : à luy,  pour  ouvrages  à Marly  en  février.  . . 

Sgttig3  | 

îo  juin- 2-3  décembre  : à luy,  sur  les  gros  fers  et  au-  ; 
très  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  aux  nouveaux  bà- 

timens  ( i 7 p.) 4o9-3»  i8*  i 

i5  avril  : à Pierre  Roger,  serrurier,  pour  ouvrages 
de  serrurerie  au  château  de  Marly  en  février. . 1 8»  î o3 
a5  novembre  : à Jean  Chapelain,  serrurier,  pour 
26  rateaux  à dents  de  fer  et  pareille  quantité  de  ratis- 
soires  qu’il  a livrez  au  magasin,  à 123  pièce. ...  3i»  4*  j 
22  janvier  - 2 3 décembre  : à Gaston  Martin,  serrurier,  ! 
à compte  du  gros  fer  et  des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  | 
a fait  dans  la  dépendance  du  château  de  Marly  (28  p.). 

8423»  i3s 

Somme  de  ce  chapitre 1 2 8 A 7 ^ 4S 

VITRERIE. 

8 janvier- 19  février  : à Jean  Desormeau,  vitrier,  par-  i 
lait  payement  de  i855»  17*  2d  pour  ses  ouvrages  de  | 
vitrerie  dans  la  dépendance  du  château  de  Marly  pen- 
dant les  trois  derniers  mois  1695  (4  p.)..  705»  17’  2d 
4 mars- 2-3  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  vi- 
trerie depuis  le  mois  de  janvier  jusqu’au  mois  de  no- 
vembre dernier  (i3  p.) 1988»  19’  1 id 

29  avril  : à luy,  pour  les  paneaux  de  toile  qu’il  a ré- 
tablis aux  croisées  des  écuries  du  Roy  à Marly.  1 1 6»  7*  6d 
22  juillet  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  vitrerie  aux  nou- 
veaux bâlimens  du  gobelet,  pain  et  vin,  et  à la  loge  du 

Suisse  qui  les  joint i4o»  1 8S  iod 

Somme  de  ce  chapitre 3947»  3S  5d 

plomberie. 

22  janvier  : à Jaques  Lucas,  plombier,  pour  la  main 
d’œuvre  du  plomb  en  table  en  soudure  pour  plomb  et  en 
soudure  pour  réparations , qu’il  a livré  et  mis  en  œuvre 
au  château  et  dépendances  de  Marly  depuis  le  19  no-  : 

vembre  1695  jusqu’au  mois  de  janvier  1696 

239tti5s8d  ; 

4 mars- 23  décembre  : à luy,  sur  la  main  d’œuvre 
dud.  plomb  pendant  l’année  1696  (22  p.)  . . . . 7000» 
Somme  de  ce  chapitre 7289»  i53  8d 

OUVRAGES  DE  GUIVRE. 

i"  avril  - 19  aoust:  à Gilles  Lb  Moïne,  fondeur,  par- 


fait payement  do  3079»  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
cuivre  qu’il  a fournis  en  robinets,  soupapes,  tampons  et 
ajoutages  au  magasin  de  Marly,  y compris  3 85»  qui  luy 
sont  déduits  pour  570  livres  de  potin  qu’il  a reçeu  du 

magasin  de  Marly  (5  p.) 1294» 

i4  octobre- 23  décembre  : à luy,  sur  les  soupapes  et 

robinets  qu’il  a livrez  au  magasin  de  Marly  (5  p.) 

3020» 

Somme  de  ce  chapitre 43 1 4» 

PAVÉ. 

18  mars  : à Gilles  Deziaux,  paveur,  pour  réparations 

de  pavé  en  la  dépendance  du  château  de  Marly 

56»  i33  10" 

19  avril  : à luy,  pour  le  pavé  qu’il  a déposé  et  reposé 

à la  principale  descente  dud.  château e5o» 

10  juin- 28  octobre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  pour 
les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 

château  pendant  la  présente  année  1696  (8p.) 

1 452»  7‘  1 id 

ii-25  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  pavé 

entre  les  Offices  et  les  Communs  (2  p.) 4oo» 

Somme  de  ce  chapitre 2169»  13  9'* 

PEINTURE. 

32  janvier  : à Louis  Poisson,  peintre,  parfait  paye- 
ment de  223»  is  4d  pour  ouvrages  de  grosse  peinture 
faits  au  château  de  Marly  depuis  le  1 1 septembre  jusqu’au 

i5  novembre  i6g5 28»  1 3 4'1 

23  janvier- 27  may  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  pein- 
ture aux  bâtimens  dépendans  dud.  château  (7  p.) 

688»  i53  6d 

10  juin-25  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux 

nouveaux  bâtimens  de  Marly  (12  p.) 1750» 

9-23  décembre  : à luy,  sur  le  nettoyement  du  lam- 
bris du  château  et  de  tous  les  pavillons  et  autres  ouvrages 

(2  p.) 237» 

28  octobre- 11  novembre  : à Lefèvre,  sur  la  grosse 
peinture  du  bâtiment  neuf  joignant  le  deuxième  Commun 

(2p.) 4oo» 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 3oq8»  163  10'1 

CORDAGES. 

ier  avril-  10  septembre  : à Estienne  Langlois,  cordier, 
à compte  des  cordages,  des  clouds,  de  la  ficelle,  des 
seaux,  pelles  et  hottes  qu’il  a livrez  au  magasin  (4  p.). 


8 janvier- 1-3  may  : à Pierre  Para  et  Nicolas  Yvon, 
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cerceliers,  parfait  payement  de  6iott  pour  3o5  douzaines 
de  cerceaux  qu’ils  ont  faits  de  bois  de  fresne  pour  rem- 
placer ceux  qui  manquent  aux  ormes  et  portiques  des 
deux  principalles  allées  du  jardin  de  Marly  (9  p.)  • • • • 

. , . 670^ 

\ 

MANES  D’OSIER. 

2 4 juin  : à Noël  Maillot,  vanier,  pour  douze  grandes 
mânes  d’osier,  à aos  pièce,  et  12  hottes,  à ta!  la  pièce, 
le  tout  livré  au  magasin 19b  4S 

22  janvier  : à Charles  Merillier,  vanier,  pour 
55o  grandes  mânes  d’osier  qu’il  a livrées  au  magasin  de 
Marly,  à 20b  le  cent 110b 

19  février  : à luy,  pour  100  grandes  mânes  et 
100  moyennes 44H 

15  avril- 9 décembre:  à luy,  pour  182  gerbes  d’osier 

franc  qu’il  a livré  aud.  magasin  (4  p.) ».  182b 

22  janvier  - 4 mars  : au  sr  Guillery  x,  pour  56  grosses 
gerbes  d’osier  franc  qu’il  a livrées  au  magasin  de  Marly 
en  i6g5  et  1696,  à 2 0s  la  gerbe  (2  p.) 56tt 

26  novembre  : à Pierre  Loeillet,  pour  67  gerbes 

idem 67b 

Somme  de  ce  chapitre A 7 8H  4a 

CHARBON. 

29  avril- 25  novembre  : à Jean  Gautier,  charbonnier, 
pour  99  muids  de  charbon  qu’il  a livré  au  magasin  de 
Marly  (3  p.) 346tt  101 

RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

22  janvier- 27  rnay  : à Jean  Varisse,  ramonneur  de 
cheminées,  pour  les  cheminées  qu’il  a ramonnées  et  vi- 
sitées au  château  de  Marly  pendant  i6g5  et  1696 
(2  p.) 3i8tt  19“ 

SCULPTURE. 

1 6 septembre  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur,  à compte 

du  soin  qu’il  prend  des  modelles  que  le  Roy  fait  faire  à 
Marly,  y compris  37b  pour  un  petit  modèle  qu’il  a fait  à 
Paris . . . 200tt 

2 1 may  : à Briquet,  sculpteur,  et  aux  veuves  des 
nommez  Barbe  et  Pineau,  sculpteurs,  pour  parfait  paye- 
ment de  1 5 1 ott  à quov  montent  les  ouvrages  de  sculpture 
en  bois  qu’ils  ont  faits  aux  cheminées  des  petits  pavillons 
de  Marly  en  1680 10b 

29  avril -b^may  : à Lalande,  sculpteur,  pour  la  bor- 

1 Le  scribe  avait  d’abord  mis  Guillais;  on  a écrit  au-dessus 
Guillery. 


dure  qu’il  a faite  pour  un  tableau  pour  Trianon  (2  p.). 

295b  i5s 

2 4 juin  : à Bertin,  sculpteur,  pour  journées  et  me- 
nues dépenses  qu’il  a faites  à Marly  du  18  may  au  5 juin 
25tt 

Somme  de  ce  chapitre 53ott  i5s 

MARBRERIE. 

8 avril -8  juillet  : à François  Deschamps,  marbrier,  à 
compte  d’un  chambranle  et  douze  faux  manteaux  de 

marbre  qu’il  a faits  pour  Marly  (3p.) 358tt  4S  7d 

i5  avril  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  des  plintes 
de  marbre  qu’il  a faites  et  ragréées  aux  pieds  des  figures 
nouvellement  posées  au  bout  de  l’allée  des  ormes  en  por- 


tique, du  costé  de  Lucienne 67b 

Somme  de  ce  chapitre 4h5h  4s  7d 


sable  de  rivière. 

i3  may- 16  septembre  : à Jaques  Aymond,  battelier, 
pour  2160  muids  de  sable  de  rivière  qu’il  a livré  au  jar- 
din de  Marly,  à i8s  et  i6s  le  muid  (11p.).  1 809b  i48 
28  octobre- 11  novembre  : à luy,  pour  avoir  nettoyé 
les  herbes  du  premier  réservoir  du  dessus  de  Marly 


(a  p.) i57« 

Somme  de  ce  chapitre 1966b  i45 


rocailles. 

8 janvier  : à Drouard,  rocailleur,  parfait  payement  de 
t3oib  i4s  à quoy  montent  les  frais  qu’il  a faits  tant 
pourabalre  et  tailler  dans  les  carrières,  sur  lescosles  de 
la  mer,  toute  la  roche  'de  Bayeux  nécessaire  pour  con- 
struire les  cascades  de  Marly,  que  pour  les  voitures  de 
lad.  roche  des  cascades  à Rouen,  de  Rouen  au  port  de 
Marly,  et  dud.  port  dans  le  jardin  de  Marly  . 3oib  i4s 
A luy,  pour  son  remboursement  de  la  dépense  qu’il  a 
faite  pour  4 toises  3/4  de  meulière  qu’il  a choisie,  et  qui 

ont  esté  livrées  pour  la  cascade  de  Marly i32tt  8S 

8 février  : à luy,  à compte  du  graisde  Grosrouvre  qu’il 
va  trier  auprès  de  Monlfort,  pour  la  cascade  de  Marly.. 

4oob 

2 mars- 19  aoust  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  rocaille 

qu’il  fait  pour  les  cascades  (11p.) 53oott 

i3  may- 10  juin  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  rocaille 
aux  deux  nouvelles  fontaines  de  Marly  (3p.)..  1001  b 
3o  septembre- 23  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 

à la  fontaine  des  doubles  nappes  (7p.) 24oott 

Somme  de  ce  chapitre g53 5tt  2S 

DIVERSES  DÉPENSES. 

8 janvier  : à Jean  Brador,  taillandier,  pour  deux  ci- 
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seaux  en  bec  de  corbin  qu’il  a livrez  au  magasin  de 

Marlv a&N 

22  janvier-2  septembre  : à Jean  Durand,  autre,  pour 

deux  paires  de  cizeaux  idem  (2  p.) 76^ 

il  mars- 25  novembre  : à Claude  Le  Comte,  taillan- 
dier, pour  plusieurs  outils  neufs  qu’il  a fournis  aud.  ma- 
gasin et  les  vieux  qu’il  a racomodez  (5p.)...  1 3 A tt 
h mars  : à Boutiton,  chaudronnier,  pour  réparations 
de  chaudronnerie  aux  cuvettes  des  bains  de  Marlv.  28^  ] 
A Jaques  Marville,  charon,  pour  douze  échelles  de 
bois  de  châtaignier  qu’il  a livrées  au  magasin  de  Marly 

39»Us 

18  mars- 5 aoust  : à François  Gautier,  pour  la  vui- 
dange  des  fosses  d’aysances  du  derrière  des  Offices  et  à 

la  Surintendance  de  Marly  (2  p.) 7 

18  mars  - ier  avril  : à Nicolas  Yvon,  pour  les  perches 
de  châteignier  qu’il  a coupées  dans  les  bois  de  Noisy  pour 
faire  du  cerceau  (a  p.) 5itt  ios  j 

15  avril  : à Henry  Milard,  pour  quatre  douzaines  de 

grands  cerceaux  de  bois  de  fresne  qu’il  a livrez  au  ma- 
gasin de  Marly,  à 8^  la  douzaine  ...  32tt 

29  avril -3o  septembre  : à Pierre  Mollîkre,  pour  la 
chandelle,  huile  et  autres  fournitures  qu’il  a fait  au  ma- 
gasin de  Marly  (2p.) 222^  i5s 

1 3 may  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  réparations  à 

l’horloge  du  château  en  1 Gg5 35tt 

A Denis  Anceau,  pour  ho  toises  courantes  de  tuiaux 
de  grais,  de  2 pouces  1/2  de  diameltre,  qu’il  a fourni 
et  posé  dans  le  bosquet  derrière  les  pavillons  du  costé  du 
village  pour  conduire  de  l’eau  bonne  à boire  pour  les 
Offices,  à la  toise gott  I 

8 juillet  : à Launay,  pour  les  grais  qu’il  a transportez 
du  magasin  prèz  les  hangards  des  gardes  du  corps  jus- 
qu’à la  nouvelle  fontaine  du  bosquet  du  côté  du  village. 
3P 

1 6 septembre  : à Claude  Godepain,  charon,  pour  deux 

paires  de  roues  garnies  de  frètes  et  de  leurs  essieux,  li- 
vrées pour  un  chariot  nouvellement  fait  pour  la  tonture 
des  palissades,  à 3ott  chacune  et  12^  pour  les  deux  es- 
sieux  72h  ! 

16  septembre:  à Anne  Aubert,  épinglière , pour  les  j 

treillis  de  fil  de  fer  qu’elle  a fait  poser  aux  croisées  des  j 

gobelets,  pain  et  vin,  qui  sont  au  derrière  et  joignant 

les  Offices 1 2Ôtt  ihl 

28  octobre  : à Pierre  Daragon,  marchand,  pour  la 
toile  et  autres  fournitures  pour  une  tante  au-dessus  de 
la  fontaine  des  doubles  nappes  du  costé  du  couchant..  . 
i57tt  17“  6d  j 

9 décembre  : à Thomas  Vitry,  pour  le  mastic  et  plu-  1 


sieurs  outils  qu’il  a acheptez  pour  l’entretien  des  fontaines 

de  Marly â5tt  6S 

23  décembre  : à Jaques  Moron,  compagnon  plombier, 
pour  avoir  rétabli  les  mastics  au-dessus  des  deux  corps 

de  garde  du  derrière  du  château  de  Marly Zi5tt 

A Jean  Jorel,  tourneur,  pour  huit  couchettes  qu’il  a 
livrées  dans  l’enlresolle  des  porteurs  de  chaise,  qui  est  au 
derrière  du  pavillon  de  la  salle  des  gardes  de  Marly.  . . 

. 28« 

Somme  de  ce  chapitre 1 3 1 1 os  6d 

ENTRETENEMENS  DE  MARLY. 

8 janvier- 23  décembre  : à Louis  Garnier,  jardinier, 
pour  ses  gages  des  deux  derniers  quartiers  1695  et  trois 
premiers  de  1696,  à raison  de  iooott  par  an  pour  luy 

et  200tt  pour  ceux  de  son  garçon  (5  p.) i5oott 

8 janvier -7  octobre  : à Liénard  Minpon,  dit  La  Roche, 
garçon  plombier,  aydant  aux  fontainiers  à faire  les  répa- 
rations des  conduites  de  plomb  et  des  terrasses  du  châ- 
teau et  dépendances,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages 

(3  p.) /i5ott 

8 janvier- 23  décembre  : à Joseph,  garçon  fonlainier 
à Marly,  à compte  de  ses  apointemens  de  1696  (5  p.).  . 

5oott 

22  janvier-28  octobre:  à Guillaume  Dunet,  pour  les 
taupes  qu’il  a prises  dans  le  parc  de  Marly,  pendant  les 
trois  derniers  mois  169b  et  les  neuf  premiers  1696 

(h  p.) ioott 

ier  avril- 2-3  décembre:  à Thomas  Vitry,  fontainier, 
ayant  l’entretien  des  fontaines  et  recherche  des  plombs 
sur  la  terrasse  du  château  et  pavillons  de  Marly,  pour  ses 
appointemens  des  trois  premiers  quartiers  1696  (h  p.). 

1000^ 

2 septembre  : à luy,  pour  avoir  monté  l’horloge  pen- 


dant une  année 

28  octobre  : à luy,  pour  le  mastic  et  autres  fournitures 

qu’il  a faites  au  magasin  de  Marly g3tt  6S 

Somme  de  ce  chapitre âi83H  6“ 


JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

8 janvier  - 2 3 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé 
à la  journée  du  Roy  dans  la  dépendance  du  jardin  de 
Marly  depuis  le  1 5 décembre  1695  jusqu’au  22  décembre 

1696  (26  p.) i 2 286tti5s4d 

22  janvier -23  décembre  : aux  maçons  et  autres  ou- 
vriers employez  à démolir  les  cloisons  et  les  murs  aux  pa- 
villons en  ailes  derrière  celuy  de  la  chapelle  et  autres 
endroits  pour  faire  les  changemens  que  le  Roy  y a or- 
donnez (i5  p.) 3282*  11* 
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19  février  : aux  sculpteurs  qui  ont  travaillé  à faire 
des  modèles  de  plâtre  au-dessus  des  groupes  d’enfans  que 
le  Roy  a fait  poser  au  bout  des  allées  des  ormes  eu  por- 
tiques  i3o**  io“ 

27  may-  2 3 décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à faire 

aller  le  chariot  de  la  ramasse  (3p.) 83**  165 

10  juin- 8 juillet  : à ceux  qui  ont  curé  les  aqueducs 
qui  donnent  de  l’eau  bonne  à boire  dans  la  cour  des  Of- 
fices (3p.).  » 260**  17’ 

2 4 juin- 8 juillet  : à ceux  qui  ont  travaillé  à faire 
plusieurs  démolitions  dans  les  Offices  (2  p.)..  . 1 7 A++  a* 
5 aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  à démolir  le  bord  du 
haut  de  la  cascade  pour  y sceller  des  fourches  de  fer  qui 
portent  les  traverses  et  autres  ouvrages.  . . . 287**  8S  gd 
19  aoust  - i4  octobre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à faire 
plusieurs  petits  modèles  en  piastre  de  la  cuve  où  est  la 
figure  d’Agrippine,  et  autres  ouvrages  (4  p.).  5 58tt  6 5 
16  septembre -28  octobre  : à ceux  du  modelle  de 
piastre  de  la  fontaine  des  doubles  napes  de  Marly,  du 

bosquet  du  costé  du  village  (2  p.) 332**  is  8d 

2 3 décembre  : à ceux  qui  ont  levé  des  ormes  en  ma- 
nequin,  qui  estoient  en  pépinière  proche  des  glacières,  et 
les  ont  transportés  dans  la  charmille  qui  est  au  devant 

du  mur  de  clôture i48**  65 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 17/494*+  i3s  g'1 

CHÂTEAU  DE  NOISY. 


MAÇONNERIE. 

2 septembre  -23  décembre  : à F rançois  Gobin  et  Pierre 
Buret,  maçons,  pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils 
ont  faits  en  la  dépendance  du  château  de  Noisy  (3  p.). 
i5o**  3!  4d 

TERRASSES. 

19  février -4  mars  : à Nicolas  Borienne,  terrassier, 
pour  les  terres  qu’il  a transportées  de  l’allée  qu’il  a bat- 
tue joignant  le  jardin  potager  de  Noisy,  où  l’on  a fait  des 
jeux  de  boulle  et  de  quille  pour  Messeigneurs  les  Princes 


(2  p.) i3o*+ 

18  mars  : à luy,  pour  six  bancs  de  gazon  qu’il  a faits 

aux  cotez  du  jeu  de  boule  et  autres  ouvrages 48** 

Somme  de  ce  chapitre 178** 


FUMIER. 

19  février  : à Jean  Vigor,  pour  307  sommes  de  fu- 
mier de  vache  qu’il  a livré  dans  le  jardin  potager  de 
Noisy 99**  1 5S  6d 


9 décembre  : à luy,  pour  343  sommes  de  fumier  de 


cheval  idem  . . 1 20**  1 s 

Somme  de  ce  chapitre 219**  163  6d 


CHARPENTERIE. 

2 septembre- 1 4 octobre  : à Michel  Le  Bressan  et 
Pierre  Lauvergnac,  charpentiers,  pour  leurs  ouvrages  de 
charpenterie  à Noisy  (2p.) i5e**  4*  id 

VITRERIE. 

s4  juin  : à Jean  Desormeau  , vitrier,  pour  réparations 
de  vitrerie  au  château  de  Noisy  pendant  i6g5  et  1696 
23**  6“ 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

8 janvier- 23  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  dans  le  jardin  potager  de 
Noisy  depuis  le  i5  décembre  1 695  jusqu’au  22  décembre 
1696  (26  p.) 721**  os  8d 

MACHINE  DE  LA  RIVIÈRE  DE  SEINE. 


MAÇONNERIE. 

3 juin  : à Silvain  Pergot,  pour  la  maçonnerie  qu’il  a 
faite  pour  la  continuation  et  parachèvement  du  mur  qui 
soutient  les  terres  à la  droite  des  grands  chevalets.  1 1 9** 
21  juin  : à luy,  à compte  du  mur  de  terrasse  qu’il  a 
rétabli  à la  gauche  des  grands  chevalets  au-dessus  du 

puisard  à mi-côte  et  des  rigolles  au-dessous 5o** 

7 octobre -4  novembre  : à Antoine  Hémont,  pour  le 
moilon  et  le  caillou  de  vigne  qu’il  a livré  et  arrangé  dans 
les  pallées  de  pieux  qui  rempiètent  les  terres  de  l’isle  de 
la  chaussée  de  la  Machine  du  costé  de  la  rivière  neuve 

(2  p.) 4i6**  1 8S  4d 

2 décembre  : à luy,  sur  celui  qu’il  a employé  au  rem- 
piètement  de  terre  vis-à-vis  la  digue  de  Bezons  et  à rem- 
pièter  les  vannes  derrière  la  digue  de  Chatou.  . . i5o** 
5 janvier  : à Henry  Le  Vaneur,  pour  les  cailloux  de 
vigne  qu’il  a fournis  et  le  moilon  qu’il  a voituré  et  arangé 
dans  les  rempiètemens  qui  soutiennent  les  terres  au-des- 
sous de  la  digue  de  Croissy,  dans  la  rivière  neuve.  1 86** 
29  janvier  : à luy,  pour  4oo  3/8e  de  moilon  qu’il  a 
voituré  par  eau  et  qu’il  a jetté  dans  le  pied  des  vanes  sur 

le  derrière  de  la  digue  de  Chatou 6 1 **  5S 

12  février  : à luy,  pour  7 toises  cubes  de  cailloux  de 
vigne  qu’il  a livrez  pour  achever  de  remplir  le  prolon- 
gement de  la  susd.  pallée  et  pour  rempietter  entre  le 
deuxième  et  le  troisième esperon  de  l’isle  de  Croissy.  77** 
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a o may  : à luy,  pour  le  caillou  de  vigne  et  le  moiton 
qu’il  a livré  et  employé  à réparer  les  treize  bresches  que 
les  grandes  eaux  ont  faites  à la  digue  de  Chatou  et  les 
terres  qu’il  a enlevées  sur  le  bord  de  la  rivière  pour  gar- 
nir le  derrière  de  lad.  digue aattt 

ier- 1 5 juillet  : à luy,  pour  les  moilons  et  cailloux 
qu’il  a fournis  pour  les  réparations  des  digues  de  Bezons 
et  pour  rempièter  les  terres  de  l’isle  La  Loge  du  côté 

de  la  rivière  neuve  (a  p.) 2 52^  is  8d 

•99  janvier  : à Nicolas  Gautier,  pour  un  millier  et  les 
3/8°  d’un  cent  de  moilon  qu’il  a livré  et  qui  a esté  em- 
ployé au  prolongement  de  la  pallée  de  pieux  qui  sou- 
tient les  terres  au-dessus  du  premier  esperon  de  l’isle  de 

Croissy  du  côté  de  la  rivière  neuve 21 5S 

26  février- 17  juin  : à Michel  Crosmer,  pour  io5o 
de  moilon  qu’il  a livrez  pour  estre  employez  à la  con- 
struction du  mur  qui  soutient  les  terres  éboulées  à la 
croupe  de  la  montagne  à la  droite  des  grands  chevalets, 

y compris  la  voiture  (4  p.) 256tt 

9 septembre  : à luy,  pour  un  cent  i/4  de  pierre  dure 
livrez  pour  la  machine 5oti 

8 avril  : à Denis  Boucher  , pour  le  sciage  de  1 3o  pieds 
de  pierre  dure  qu’il  a débitez  en  tablettes  pour  les  répa- 
rations du  pourtour  du  puisard  à mi-côte.  ...  aatt  i55 

ao  may  : à Nicolas  Bourienne,  pour  4 toises  cube  de 
cailloux  de  meulière  qui  ont  esté  employez  aux  pierrées 
que  l’on  a fait  pour  prendre  les  eaux  de  source  du  ha- 
meau de  Voisins  et  pour  la  continuation  du  mur  qui 
soutient  les  terres  à la  droite  des  grands  chevalets.  68tt 

9 septembre  : à Godin,  pour  la  voiture  des  carreaux 

pour  la  Machine.  . . .' 37N  1 os 

11  mars- 17  juin  : à Barthélémy  La  Roue,  pour  la 
chaux  et  le  ciment  qu’il  a livrez  pour  employer  à la  con- 
tinuation du  mur  qui  soutient  les  terres  à la  croupe  de 
la  montagne  à la  droite  des  grands  chevalets,  pour  le 
ciment  qu’il  a fourni  pour  la  pose  du  seuil,  et  du  réta- 
blissement de  la  porte  de  l’aqueduc  qui  conduit  les  eaux 
de  la  Selle  à la  Machine  et  le  careau  qu’il  a livré  pour 
réparer  la  cheminée  de  la  chambre  du  plombier  (3p.) 

1 4ott  i33 

2 décembre  : à luy,  pour  la  chaux,  ciment,  carreau  et 
moilon  qu’il  a livrez  pour  la  réparation  du  mur  qui  sou- 
tient les  terres  à la  gauche  des  grands  chevalets  à mi- 
cosle,  celle  des  rigolles  sous  lesd.  chevalets  au-dessous  du 

pont,  et  autres  réparations 6qtt  123  9d 

36  aoust  : à Jaques  Hémont,  pour  247  sommes  de 
sable  qu’il  a livré  pour  employer  aux  réparations  des  ou- 
vrages de  maçonnerie  de  la  Machine a4tt  i4‘ 

9 septembre  : à Antoine  Aymond,  pour  21  toises  a/3 


| cube  de  terre  et  sable  qu’il  a enlevez  à deux  atterrisse- 
ments dans  le  canal  au-dessus  et  au-dessous  de  la  Ma- 
chine  86tt  i3s  4d 

16  décembre  : à Gilles  Juel,  pour  7 muids  de  plâtre 
qu’il  a livrez  et  qui  ont  esté  employez  aux  réparations  du 
pavillon  et  basse  cour  du  sr  Deville,  aux  murs  des  pui- 
sards des  magasins  et  à un  petit  logement  des  forges  à 


mi-côte 91 

Somme  de  ce  chapitre a5gitt  8S  id 


ouvrages  de  terrasse. 

26  février  : à Nicolas  Borienne,  pour  les  puits  et  les 
trous  qu’il  a remplis  de  terre  sur  l’aqueduc,  dans  les 
bois  de  la  Selle,  et  aux  environs  de  l’étang  de  Vaucresson 
3ott 

3 juin  : à luy,  pour  la  fouille  et  enlèvement  des  terres 
et  cailloux  de  meulière  qu’il  a faits  pour  la  continuation 
et  parachèvement  du  mur  qui  soutient  les  terres  à la 
droite  des  grands  chevalets,  sur  le  pavé  et  sur  les  tuyaux 
le  long  dud.  mur 36tt  i5* 

1e1  juillet- 26  aoust  : à luy,  pour  les  terres  qu’il  a en- 
levées pour  découvrir  les  tuyaux  qui  sont  entre  le  grand 
aqueduc  et  le  regard  du  Jongleur,  y compris  3ott  par  gra- 
tification en  considération  de  la  difficulté  du  travail  (3p.) 

A49«  5* 

2 1 octobre  - 1 8 novembre  : à luy,  pour  les  glaises  qu’il 
a rétablies  au  réservoir  à mi-coste  (2  p. ) . 287^  17’  6d 
Somme  de  ce  chapitre 8o3tt  17’  6d 

charpenterie. 

îô-aq  janvier  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte, 
charpentier,  parfait  payement  de  n4oo^  à quoy  monte 
l’entretien  qu’il  a fait  aux  charpentes  et  mouvemens  de 
la  Machine  pendant  l’année  1695  (2  p.) 4oott 

12  février-  16  décembre  : à luy,  à compte  de  l’entre- 
tien de  lad.  Machine  (2  p.) 95oott 

7 octobre-  18  novembre  : à tuy,  sur  les  bois  d’augmen- 
tation qu’il  a employez  aux  pallées  de  pieux  qui  ont  esté 
battus  dans  la  rivière  neuve  pour  le  soutien  et  rempiet- 
tement  des  terres  de  l’isle  La  Chaussée  (3  p.).  . i5oott 

13  février  : à Claude  Chancelier,  pour  42  toises  1/2 

courantes  de  bois  de  charme  qu’il  a livré  pour  employer 
à faire  des  boules  de  piston  pour  les  corps  de  pompe. . . 
85*+ 

26  aoust- 9 septembre  : à Estienne  Granjon  , pour  les 
courbes  de  bois  de  chesne  qu’il  a livrées  pour  la  provi- 
sion des  roues  de  la  Machine  (2  p.) 79^f1  6S  8d 

23  septembre  : à Pierre  Picolier,  pour  un  corps 
j.  d’arbre  de  cormier  et  deux  bouts  de  branche  dud.  cor- 
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mier  qu’il  a livrez  pour  faire  des  tampons  pour  les  corps 


de  pompes  des  puisards 

Somme  de  ce  chapitre i2255tt  6S  8d 


CUIRS. 

i5  janvier- 16  décembre  : à Pierre  Nollant,  cor- 
roveur,  pour  dix-huit  cuirs  forts  et  quatre  bandes  de 
cuir  tanné  qu’il  a livrez  pour  employer  aux  clapets  et 
pistons  des  corps  de  pompes  de  la  Machine  (7  p.).  56 A++ 
29  janvier-  18  novembre  : au  sr  Clerx,  pour  trente- 
six  cuirs  forts  arrivez  à la  Machine  et  les  droits  de  sortie 
qu’il  a payez  à Guillaume  Bléret,  tanneur  à Liège,  y 

compris  le  change  de  l’argent  (3p.) 1 2 5tt  9* 

29  janvier  : à la  veuve  Marcille,  de  Sedan,  pour  la 
voiture  de  douze  cuirs  forts  depuis  Liège  jusqu’à  Sedan, 
les  droits  d’entrée  à Bouillon,  y compris  îoo11  de  grati- 
fication , en  considération  des  soins  qu’elle  a de  recevoir  et 
envoyer  les  cuirs  qui  viennent  de  Liège  pour  la  Machine 

i86«6s 

1 2 février  - 1 8 novembre  : à Claude  Robin  , pour  dix- 
huit  cuirs  de  vache  qu’il  a livrez  pour  les  réparations  des 
joints  des  bâches  des  puisards  à mi-cosle  et  du  puisard 

supérieur  (2  p.) 1 62^ 

2 5 mars  : à Claude  Pigalle,  pour  deux  cuirs  tannez 
qu’il  a livrez  pour  les  clapets  et  pistons  de  la  Machine 

6ott 

26  aoust  : à Gabriel  Mauny,  pour  deux  croupons  de 


cuir  tanné,  livrez  pour  les  clapets 4ott 

7 octobre  : à Datte,  pour  trois  cuirs  tannez,  idem... 

9°" 

Somme  de  ce  chapitre 2 527tt  1 5S 


COUVERTURE. 

i5  janvier  : à Estienne  Yvon,  couvreur,  parfait  paye- 
ment de  ôoott  à quoy  monte  l’entretien  des  couvertures, 
tant  d’ardoise  que  de  thuile,  des  puisards,  magasins, 
forges,  fonderie  et  autres  bâtimens  de  la  Machine  pen- 
dant l’année  dernière  1695 25ott 

ier  juillet- 21  octobre  : à luy,  sur  son  entretien  pen- 
dant la  présente  année  (9p.) 25ott 

Somme  de  ce  chapitre 5oott 

SERRURERIE. 

i5  janvier  : à Philippes  Renault,  serrurier,  parfait 
payement  de  11200^  à quoy  monte  l’entretien  des  fers 
et  autres  ouvrages  de  forge  de  la  Machine  pendant  l’an- 
née dernière  1695 200^ 

29  janvier  : à luy,  pour  les  fers  d’augmentation  qu’il  a 


| livrez  pour  les  équipages  des  puisards  sur  la  rivière  et 
pour  le  prolongement  de  la  pallée  des  pieux  au-dessus 
du  premier  esperon  de  l’isle  de  Croissy  et  au  rempiète- 
ment  de  l’isle  La  Loge  du  côté  de  la  rivière  neuve,  et 
une  manivelle  rompue  qu’il  a racomodéo  pendant  1695 

288^  1 2*  6d 

12  février  - 16  décembre  : à luy,  à compte  de  son  en- 
tretien pendant  l’année  1696  (22  p.) q5oott 

12  aoust  : à Martin  Rachon,  pour  35G  livres  de  petit 
fer  plat  qu’il  a livré  pour  frotter  les  boules  de  piston  des 
corps  de  pompes  et  une  hotte  d’acier  d’Hongrie  de  pro- 
vision pour  la  Machine 11 3**  i2s 

23  septembre  : au  sr  Vanderhulst,  pour  4 00  livres  de 
cloud  qu’il  a livré  pour  attacher  les  cuirs  des  boules  de 
piston  des  corps  de  pompe  et  les  frais  qu’il  a faits.  168^ 
2 décembre  : à Pierre  Noiret,  pour  les  clous  à cal- 
feutrer, doux  à vannes  et  autres  marchandises  qu’il  a li- 
vrées pour  la  Machine  pendant  1696 298^  10' 

Somme  de  ce  chapitre..  . . io568tt  i4s  6d 

PLOMBERIE. 

1 5 janvier  : à Jaques  Lucas,  plombier,  pour  les  plombs 
qu’il  a livrez  pendant  i6g5  pour  la  réparation  des  bâches 

des  puisards  de  la  Machine 86^  1 2S 

23  janvier  : à luy,  pour  les  plombs,  soudure  pour 
plombs  et  soudure  de  réparation  qu’il  a livrez  pendant 
les  six  premiers  mois  1696  pour  le  rétablissement  de  la 

bâche  des  soupapes  du  grand  puisard  à mi-coste 

2 2 ott  1 gs  41 

Somme  de  ce  chapitre 3 07*+  1 is  4d 

CHARBON. 

I 5 j uillet  : à Jean  Gautier  , charbonnier,  pour  3 1 muids 

de  charbon  de  bois  qu’il  a livré  pour  employer  aux  répa- 
rations des  ouvrages  de  plomberie io8tt  ios 

29  juillet  : à Antoine  Beulé,  pour  onze  voyes  de  char- 
bon de  terre  qu’il  a livré  pour  la  Machine 309N 

Somme  de  ce  chapitre 417*+  105 

CONDUITES  DE  GRAIS. 

ier  janvier- 6 may  : à Denis  Anceau,  à compte  d’une 
conduite  de  tuyaux  de  grais  qu’il  a posez  pour  prendre 
les  eaux  de  source  au-dessous  du  village  de  Lucienne  pour 
les  conduire  dans  l’aqueduc  qui  ameine  les  eaux  de  La 
Selle  à la  Machine  (2  p.) 35ott 

I I mars  - 3 juin  : à luy,  à compte  des  rigoiles  et  pier- 
rées  qu’il  fait  dans  le  hameau  de  Voisins  pour  prendre 
les  eaux  de  source  et  les  joindre  à la  conduite  qu’il  a fait 
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au-dessous  du  village  de  Lucienne  et  du  hameau  de 

Voisins  (5  p.) 85o++ 

17  juin  : à luy,  parfait  payement  de  2126++  ios  à 
quoy  montent  les  rigolles,  pierrées  et  conduites  de  grais 

qu’il  a faites  en  169.5 26++  ios 

Somme  de  ce  chapitre 1226++  ios 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

10  janvier-  12  février  : à Joseph  Roger,  parfait  paye- 
ment de  2 00  o++  pour  l’entretien  des  équipages  et  racor- 
demens  de  cuivre  des  puisards  de  la  Machine  pendant 

1695  (2  p.) 5oo++ 

22  avril  - 16  décembre  : à luy,  à compte  dud.  entretien 

pendant  l’année  1696  (7  p.) 1750+1 

Somme  de  ce  chapitre 2 2 5o*+ 

VITRERIE. 

29  janvier  : à Paul  Cossette,  vitrier,  pour  les  répa- 
rations des  vitres  des  croisées  des  bâlimens  de  la  Machine 
pendant  l’année  169.5 55++ 8S  9'1 

diverses  dépenses. 

ier  janvier  : à Estienne  Langlois,  pour  les  cordages, 
seaux,  balais,  lanternes  et  autres  fournitures  qu’il  a faites 
pour  les  équipages  des  puisards  et  autres  utilitez  de  la 

Machine,  v 277^0’ 6d 

26  février- 2 décembre  : à ia  veuve  Nicolas  La  Ho- 
gue,  pour  1610  livres  de  vieux  cordages  godronnez 
qu’elle  a livrez  pour  faire  du  calfas  pour  la  réparation 
des  joints  des  bâches  des  puisards  de  la  Machine  (3  p.) 

i6itt 

1e1  - i5  janvier  : à Jean  Gentil,  parfait  payement  de 
885tt  33  id  pour  la  chandelle  et  pots  à brûler  qu’il  a 
fournis  pour  éclairer  les  ouvriers  du  Roy  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  à la  Machine  en  169.5  (2p.) 

385++  3S  itl 

20  may-2  décembre  : à luy,  à compte  desd.  fourni- 
tures en  1696  (/1  p.) 65o++ 

ie  janvier  : à Noël  Maillot,  pour  des  paniers  à pompe 
qu’il  a livrez  pour  les  aspirans  des  puisards  des  sources 
et  du  grand  puisard  , et  des  mânes  et  paniers  à bras  qu’il 

a fournis  pour  la  Machine  en  1695 2/1*+  I 

12  février  : à Pierre  Noiret,  pour  une  année  du  loyer 
du  bâtiment  et  d’une  forge  attenante,  occupez  par  Phi- 
lippe Renault,  serrurier  de  la  Machine ioott  j 

8 avril  : a Louis  Manceau,  pour  quatre  grandes 
brouettes  et  douze  civières  qu’il  a livrées  pour  les  besoins 

des  travaux  de  la  Machine Û6tt 

A la  veuve  Mathieu  Esmerv,  pour  une  grand  terrière,  ! 


quatre  cuillers,  et  cinq  croissans,  servons  à percer  des 

luiaux  de  bois. 1 9 tt 

A Allart,  pour  les  outils  à charpentier  qu’il  a livrez 

pour  les  ouvriers  à la  journée  du  Roy 70++  165 

i5  juillet  : au  sr  Pinault,  garde  de  la  Prevosté  de 
l’Hôtel , pour  60++  qu’il  a paye  au  sr  Montmartin  à compte 
d’un  arbre  de  roüe.et  de  61++  5 3 qu’il  a aussi  payé  pour 
les  frais  d’un  cheval  pour  le  sr  Rennekin  , et  pour  un  com- 
pagnon charpentier  qui  les  a conduits  pour  chercher  les 

bois  nécessaires  pour  la  Machine 121++  53 

29  juillet  : à luy,  pour  ce  qu’il  a payé  à M.  le  mar- 
quis de  Rlaru,  à compte  d’un  arbre  de  roue  qu’il  a vendu 
pour  la  Machine,  et  203  pour  frais  qu’il  a faits.  . 101++ 
h novembre  : à Jean  Duchesne,  scieur  de  long,  pour 
329  toises  i/3  courantes  sur  un  pied  de  sciage  de  bois 
courbe  de  chesne  qu’il  a débitez  pour  la  provision  des 


roiies  de  la  Machine,  à 33  la  toise 61++  i53 

Somme  de  ce  chapitre 2016++  193  711 


JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

1e1  janvier-  16  décembre  : aux  charpentiers,  serru- 
riers et  autres  ouvriers  employez  à la  journée  du  Roy 
pour  l’entretien  de  la  Machine  depuis  le  7 décembre 
1696  jusqu’au  16  décembre  1696  (26  p.).  . . 16807*+ 
ier  janvier  : aux  ouvriers  qui  ont  esté  employez  à cas- 
ser et  porter  la  glace  pour  remplir  la  glacière  de  lad.  Ma- 
chine  6o++i35/id 

1 5 juillet-  26  aoust  : à ceux  qui  ont  dragué  et  tiré  les 
sables  des  motteaux  et  atterrissemens  qui  s’esloient  faits 
dans  le  canal  de  la  Machine,  à la  teste  des  digues  de 
Rezons,  et  des  herbes  qu’ils  ont  coupées  dans  led.  canal 


(2  p.) A 0 4 +t  7 s 

Somme  de  ce  chapitre..  ...  17272+*  o3  hA 


FONTATNERLEAU. 

MAÇONNERIE. 

19  février- 2 décembre  : à Matiiurin  Hersant,  entre- 
preneur, sur  ses  ouvrages  de  maçonnerie  au  château  de 
Fontainebleau  en  1696  (8  p.) 2/100++ 

2 décembre  : à Pauly,  Ronnet,  Rrunelet  et  Hamond, 
entrepreneurs,  parfait  payement  de  19866++  53  9d  cà  quoy 
montent  leurs  ouvrages  de  maçonnerie  et  de  conroy  aux 

aqueducs  des  Plues  près  Fontainebleau 16+*  5S  qd 

Somme  de  ce  chapitre 2/116++  53  qd 

routtes  et  autres  ouvrages. 

2 décembre  : à Pierre  Rapin  et  autres,  parfait  paye- 
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meut  do  /ia6tt  à quoy  montent  les  rouîtes  qu’ils  ont 
laites  dans  les  palis  de  Fontainebleau  en  1687.  76**  7* 

A Simon,  Gouet  et  Pelletier,  parfait  payement  de 
767*1  1 5S  gd  à quoy  montent  les  recépages  qu’ils  ont  faits 

dans  lesd.  palis  en  1687 67**  1 5S  9'1  ; 

A Rateau,  Morin,  Chevalier  et  Trochet,  carriers,  I 
parfait  payement  de  84itt  iâs9d  à quoy  montent  les 
roches  qu’ils  ont  cassées  et  ostées  dans  la  route  nouvelle- 
ment faite  dans  le  bois  du  Bas-Bréau  et  autres  routes 

dans  lad.  forest 2itt  iâ5  9d 

A Pasquier  Grenet,  peintre,  pour  les  impressions  de 
grosse  peinture  qu’il  a faites  à la  Surintendance  des 

finances  de  Fontainebleau  en  1687 29**  8S  6d 

Somme  de  ce  chapitre i95tt6s 

LABOURS. 

20  may- ier  juillet  : à Taillard  Hauteclair,  pour  le 
premier  labour  qu’il  a fait  donner  aux  jeunes  plants  des 
pallis  de  la  forest  de  Fontainebleau  (2  p.).  6 5 7*+  2S  6d 
2 décembre  : à luv,  à compte  du  deuxième  labour  . . 

3oo« 

20  may-2  décembre  : au  s1'  Marchand,  pour  les  la- 
bours, semages  et  fumages  qu’il  a faits  pendant  1 696  aux 
onze  parquets  des  plaines  des  environs  de  Fontainebleau 


(&  p.) 9l6tt 

Somme  de  ce  chapitre 1873**  2S  6d 


charpenterie. 

i5  juin -9  septembre  : à Mortillon,  charpentier, 
pour  ses  ouvrages  et  réparations  de  charpenterie  au  châ- 
teau de  Fontainebleau  pendant  1695  et  1696  (2  p.).. 

jg» 

îa  janvier:  à Berruyer,  charpentier,  parfait  payement 

de  207**  i2s  pour  ouvrages  et  réparations  de  charpen- 
terie en  i6q5  aux  deux  parquets  derrière  le  rocher  d’A- 
von 1 37^12“ 

1er  juillet  : à luv,  à compte  des  réparations  qu’il  a 
faites  à l’enceinte  des  pallis  de  la  forest  de  Fontaine- 
bleau en  1 696 1 20*1 

Somme  de  ce  chapitre 602**  1 is 

MENUISERIE. 

19  février- 2 décembre  : à Thomas  Saur  et,  menui- 
sier, sur  ses  ouvrages  de  serrurerie  aud.  château  en  1696 

(8  p.) 1900*+ 

SERRURERIE. 

10  janvier  : à ia  veuve  Rossignol,  serrurier,  parfait 


payement  de  76/1**  7*  6d  à quoy  montent  ses  ouvrages  et 
réparations  de  “serrurerie  au  château  de  Fontainebleau  en 

i695 39P  7s  6d 

3 juin-â  novembre  : à elle,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  la  présente  année  1696  (3  p.) &7°tt 

2 décembre  : à Pierre  Roger,  serrurier,  pour  une  ser- 
rure qu’il  a fournie  pour  le  cabinet  du  Roy  à Fontaine- 
bleau, y compris  son  voyage  aud.  lieu  pour  poser  la  ser- 
rure  âo**  12 

Somme  de  ce  chapitre 9oâtti95  6d 

VITRERIE. 

i5  janvier  : à la  veuve  Tisserand,  vitrier,  pour  ou- 
vrages de  vitrerie  au  château  de  Fontainebleau  pendant 
1696,  au  delà  de  son  entretien 1 65*+  i5s  6d 

PLOMBERIE. 

i5  janvier  : à Jaques  Lucas,  plombier,  pour  les  ou- 
vrages qu’il  a faits  au  château  . de  Fontainebleau  en  1696 
6itt  2 5 iod 

PAVÉ. 

1 5 janvier-  2 décembre  : à Etienne  Marchand,  paveur, 
pour  ouvrages  et  réparations  de  pavé  au  château  et  dé- 
pendances de  Fontainebleau  pendant  i695  et  1696 
(2p.) 3o3tt  1 

DIVERSES  DÉPENSES. 

3o  décembre  : à Jean  Padelain,  ramonneur  de  che- 
minées, pour  378  cheminées  qu’il  a ramonnées  en  la 

dépendance  du  château  de  Fontainebleau  en  1696 

1 i3tt  85 

i5  janvier- 2 décembre  : à Latour,  pour  frottage  des 

planchers  du  château  en  i695  et  1696  (3p.) 

âo5tt  3J  9d 

i5  janvier  : à Tiger,  charron,  pour  les  ouvrages  de 
charonnage  qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau  en 

1 6g5 62**  1 

20  may  : aux  habitansde  Fontainebleau  et  d’ Avon, pour 
les  bleds  ensemencez  aux  environs  de  Fontainebleau  et 

d’Avon  en  1 69 A et  recueillis  en  1696 389ttiâs 

20  may- 12  aoust  : à Branlard,  fayancier,  pour  les 
bouteilles  et  alambicqs  qu’il  a fournis  pour  l’orangerie 
de  Fontainebleau  en  juillet  1695,  à ios  pièce  (2  p.).  . 

38«  i3s 

23  septembre  : à la  veuve  La  Salle,  pour  182  bois- 
seaux de  bled  métail  quelle  a fourni  pour  ensemencer 
deux  arpens  de  terre  dans  chacun  des  onze  parquets  des 
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plaines  des  environs  de  Fontainebleau,  à ao  et  22’  le 

boisseau 1/12  105 

h novembre  : à M.  le  marquis  de  Saint-Hbrem  , pour 
les  sommes  qu’il  a dépensé  pour  les  perdrix  et  les  fai- 
sanda des  parquets  des  environs  de  Fontainebleau 

879^  1 A3 

Somme  de  ce  chapitre i53ttt  i8s  ()d 

ENTRETENEM ENS  DE  FONTAINEBLEAU. 

2 9 janvier  - 1 8 novembre  : à Rebours  , dit  Labrie  , ayant 

l’entretien  des  routtes  de  laforestde  Fontainebleau,  pour 
led.  entretien  pendant  les  six  derniers  mois  1695  et  les 
six  premiers  1696  {h  p.) 8oott 

5 février-  12  aoust  : à luy,  comme  garde  des  palis  de 

lad.  forest  pendant  le  même  temps  (2p.) 3oott 

5 février- 26  aoust  : à luy,  comme  garde  des  parquets 
des  plaines  des  environs  de  Fontainebleau , pour  ses  gages 
pendant  le  même  temps,  y compris  3oott  pour  ceux  de 

son  garçon  (2  p.) 700** 

ier-29  juillet:  à luy,  pour  le  bled  qu’il  a fourni  pour 
la  nourriture  des  perdrix  et  des  faisans  pendant  une  an- 
née échue  le  dernier  février  1696  (2  p.) . . . 54 7^  103 
29  janvier- 12  aoust  : à Simon,  ayant  l’entretien  des 
palis  des  sept  parquets  des  plaines  des  environs  de  Fon- 
tainebleau, pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  i695  et 

six  premiers  1696  (2  p.) i2ott 

20  may-  18  novembre  : au  sr  Dernaux,  pour  une  an- 
née de  ses  gages  à cause  de  l’entretien  et  neltoyement 
qu’il  fait  aux  cours  des  Offices,  du  Cheval  blanc,  des  hé- 
ronnières  et  autres  endroits  du  château  de  Fontainebleau 

(2P-> 199'1 

20  may-18  novembre  : à Martin,  pour  une  année  de 
ses  gages  à cause  du  nettoyement  qu’il  fait  aux  fossez  du 

château  de  Fontainebleau  ( 2 p.) 5ott 

1 2 aoust  : à Couturier  , pour  l’entretien  de  toutes  les 
conduites  de  fer  et  de  grais,  tant  dans  le  parc  dud.  châ- 
teau qu’au  dehors,  et  depuis  Samois  jusqu’aux  Basses- 
loges,  pendant  les  six  premiers  mois  de  1696.  * . 200tt 
Somme  de  ce  chapitre 2909^  10’ 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

8 janvier- 3o  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé 
à la  journée  du  Roy  dans  la  dépendance  du  château  de 
Fontainebleau  depuis  le  mois  de  septembre  i695  jusqu’à 
la  fin  de  décembre  1696  ( i3  p.) 1869b  i6‘  2'1 

3 janvier- 3o  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à 

remplir  les  six  glacières  dud.  château  (2  p.) 

1 1 7 5b  1 63 

Somme  de  ce  chapitre 3oâ5tti2sQd 


CHAMBORD. 

MAÇONNERIE. 

19  février -2  décembre  : à Chastelin,  pour  les  en- 
tretiens de  la  maçonnerie  du  château  de  Chambord  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1 6g5  et  les  six  premiers  1696 

(à  p.) 2 5ott 

i5  janvier  : à luy,  parfait  payement  de  1097b  12“  6d 
à quoy  montent  les  réparations  de  maçonnerie  faites  aux 
murs  du  parc  de  Chambord  en  i695.  . . . ô^b  ia56d 
A luy,  pour  avoir  remply  de  glace  la  glacière  de  Cham- 
bord  60b 

3o  septembre  1696-1  3 janvier  1697  : à luy,  parfait 
payement  des  ouvrages  de  maçonnerie  faits  au  mur  de 

clôture  du  parc  de  Chambord  en  1696  (2  p.) 

70  1 tt  7S 

i5  janvier  : à luy,  pour,  avec  18b  i35  qu’il  a reçeus 
en  matériaux,  faire  le  parfait  payement  de  ses  ouvrages 

au  château  de  Chambord  en  i695 . 1 3 9+t  i“  3d 

1 3 janvier  1 697  : à luy,  pour  menues  réparations  faites 
aux  bâtiments  de  la  dépendance  du  château  en  1696..  . 

59tt  h’  2d 

Somme  de  ce  chapitre..  ....  1 7 57^  5S  8d 

CHARPENTERIE. 

19  février- 2 décembre  : au  nommé  Bouret,  puis  à sa 
veuve,  charpentier,  pour  l’entretien  de  la  charpenterie 
du  château  de  Chambord  et  dépendances  et  des  palis  des 
faisanderies  et  remises  à gibier  dans  le  parc  pendant  les 
six  derniers  mois  1695  et  les  six  premiers  1696  (â  p.) 

32011 

i5  janvier  : à luy,  parfait  payement  de  170b  2S  6d 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  charpenterie  qu’il  a 
faits  au  château  de  Chambord  en  i6g5., . . 120b  2S  6d 
3o  septembre  i6g5-i3  janvier  1696  : à lad.  veuve, 
pour  ses  ouvrages  et  réparations  en  1 696  (2  p.). . .... 

2 36»  i8s  3d 

Somme  de  ce  chapitre 677b  os  9d 

COUVERTURE. 

19  février  - 2 décembre  : aux  nommez  Tesnier  et 
Lhoste  , couvreurs,  pour  l’entretien  des  couvertures  du 
château  et  dépendances  de  Chambord  pendant  les  six 
derniers  mois  i6g5  et  les  six  premiers  mois  de  1696 

(3p.) 3oo« 

i5  janvier  : à eux,  parfait  payement  de  256tt  t2s  6d 
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pour  les  ouvrages  et  réparations  de  couverture  qu’ils  ont 

faits  en  i6p5 66tt  i2s  6d 

3o  septembre  1696-  i5  janvier  1697  : à eux,  sur  les 

réparations  de  couverture  faites  en  1696  (2  p.) 

276^  ias  iod 

Somme  de  ce  chapitre 643tt  53  4d 

MENUISERIE. 

i5  janvier  1696-13  janvier  1697  : au  nommé  Le 
Rond,  menuisier,  pour  ouvrages  et  réparations  de  me- 
nuiserie au  château  de  Chambord  en  i6g5  et  1696 

(2  PO 75tt  !9S 

19  février- 2 décembre  : à la  veuve  Bonnet,  menui- 
sier, pour  l’entretien  des  ouvrages  de  menuiserie  du  châ- 
teau et  dépendances  de  Chambord  pendant  les  six  der- 
niers mois  1695  et  les  six  premiers  1696  (4  p.).  îâo^ 
Somme  de  ce  chapitre 2 1 1 g3 

SERRURERIE. 

19  février- 2 décembre:  à Beaujouan,  serrurier,  pour 
l’entretien  de  la  serrurerie  du  château  de  Chambord  et 
dépendances  pendant  les  six  derniers  mois  1 695  et  les 

six  premiers  1696  (A  p.) i65tt 

i5  janvier  : à luy,  parfait  payement  de  1 a 8++  j 6S  à 
quoy  montent  ses  ouvrages  et  réparations  de  serrurerie 

and.  château  en  169b io8tt  i6s 

3o  septembre  1696- i3  janvier  1697  : a luy,  pour 
ses  ouvrages  et  réparations  en  1696  ( 2 p.).  . . 223tt  13 
Somme  de  ce  chapitre A 9 6++  17’ 

VITRERIE. 

19  février- 2 décembre:  à Trinquart,  vitrier,  pour 
l’entretien  des  vitres  du  château  et  dépendances  de 
Chambord  pendant  les  six  derniers  mois  1 69 5 et  les  six 

premiers  1696  (4  p.) 90** 

1 5 janvier  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il 
a faits  au  delà  de  son  entretien  en  1695..  . . 38tt  83  iod 
i3  janvier  1697  : ® Pour  ses  ouvrages  et  répa- 


rations en  1696 2 5tt  ios  5d 

Somme  de  ce  chapitre i53tt  193  3d 


PAVÉ. 

1 9 février- 2 décembre  : à Chastelin,  paveur,  pour 
l’entretien  du  pavé  du  château  et  dépendances  de  Cham- 
bord pendant  les  six  derniers  mois  i 6g5  et  les  six  pre- 
miers 1696  (â  p.) 280*+ 

i5  janvier  : à luy,  parfait  payement  de  io3tt  9*  pour 
les  ouvrages  de  pavé  aud.  château  en  1695.  . . . 53tt  9" 


i3  janvier  1697  : à luy,  pour  ses  ouvrages  en  1696. 
3itt103  6d 

Somme  de  ce  chapitre 364tt  1 gs  6d 

diverses  dépenses. 

19  février- 2 décembre:  au  sr  de  Bellefonds,  con- 
cierge dud.  château,  pour  l’entretien  et  frottage  des 
planchers  et  parquets  dud.  château  et  entretien  de  l’hor- 
loge pendant  les  six  derniers  mois  i6g5  et  six  premiers 

1 696  (4  p.) 260^ 

i3  janvier  1697  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  à la 
journée  du  Roy  pour  remplir  de  glace  la  glacière  de 
Chambord  pendant  le  mois  de  décembre  1696.  83tt  103 
Somme  de  ce  chapitre 333tt  1 os 

MEUDON  ET  CH  A VILLE. 

MAÇONNERIE. 

29  janvier- 22  avril:  à Robert  Aumont,  maçon,  pour 
la  maçonnerie  et  le  moilon  qu’il  a posé  à sec  au  revête- 
ment de  la  chaussée  de  l’estang  des  Fonceaux,  à la  fai- 
sanderie et  à la  ferme  de  Vilbon  (6  p.).  . . . 701**  105 
21  octobre  : à luy,  pour  16  toises  courantes  de  piérées 
pour  rétablir  au  travers  de  l’allée  de  la  Berliselte,  à 

Chaville 4ott 

29  janvier -2  décembre  : à Pierre  Le  Maistre  le 
neveu,  entrepreneur,  parfait  payement  des  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a faits  à Meudon  pendant  la  présente 


année  1696  (28  p.) i4589tti33gd 

Somme  de  ce  chapitre i533itt  3S  9d 


TERRASSES. 

29  juillet -9  septembre  : à Achard,  terrassier,  pour 
les  terres  qu’il  a fouillées  et  transportées  à la  nouvelle 

allée  de  Chaville  (4  p.) 533tt  8S 

23  septembre -2  décembre:  à luy,  pour  les  rigolles  et 
applanissement  des  terres  de  l’allée  de  la  Berlisette,  dans 

le  parc  de  Chaville  (6  p.) 1067^ 

29  janvier:  à Eugène  Blondeau,  terrassier,  et  Remy 
Janson,  parfait  payement  de  1 4 67+t  193  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  fouilles  et  transports  de  terre  et  sable  par 
eux  faits  en  commun  dans  la  dépendance  du  château  de 

Choisy  en  1695 217^19’ 

5 janvier  - 12  février  : aud.  Blondeau,  pour  la  fouille 
et  transport  de  terre  et  glace  qu’il  fait  pour  les  glacières 

de  Meudon  (4  p.) 66ottios 

11  mars -8  avril:  à luy,  pour  la  fouille  et  transport 
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des  terres  de  la  salle  des  maronniers  en  quinconge  du 
jardin  bas  de  Meudon(3  p.) 4 55++ 

2 2 avril- 26  aoust:  à luy,  sur  les  fouille,  transport  et 
applanissement  de  terre  des  carrez  des  plants  neufs  du 
jardin  bas  de  Meudon(io  p.) 2054*  1’  id 

9 septembre- 16  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages 

de  terrasse  et  de  glaise  qu’il  a fait  aud.  château  depuis 
le  ier  aoust  (8  p.) 2200+* 

10  janvier  : à Janson  le  jeune,  pour  son  payement 
de  la  glace , paille  et  fagots  par  luy  fournis  pour  emplir 
la  glacière  de  Cha ville,  montant  à u toises  1/2  cubes,  à 


1 o*  la  toise 1 1 5* 

2 b mars  : à luy,  pour  ouvrages  de  clayonnage  qu’il  a 
faits  et  fournis  aux  jardins  bas  de  Meudon 67*  3’ 


ier  janvier:  à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pittre,  terras- 
sier, à compte  de  la  fouille  et  transport  de  terre,  gazon 
et  sable , par  luy  fait  à la  petite  rivière  de  l’allée  sauvage 

de  Meudon 200* 

29  janvier:  à luy,  sur  ses  ouvrages  à la  faute  qui 

étoit  à la  chaussée  de  l’étang  des  Fonceaux 200* 

11  mars -4  novembre  : à luy,  à compte  des  terres 
qu’il  enlève  pour  former  une  allée  dans  le  parc  de  Che- 
ville (11p.) 44oo* 

2 5 mars- 8 avril  : à Antoine  Chevallier  , sur  les  sables 
qu’il  a fournis  et  répandus  dans  les  allées  du  jardin  de 

Meudon  (2  p.) 180*  3S 

6 may-16  décembre  : à luy,  parfait  payement  de 
177 6t+  pour  les  ouvrages  de  sable,  gazon  et  autres  qu’il 
a fait  à Meudon  depuis  le  mois  d’avril  jusques  à présent 

(6  p.) 966* 

16  décembre:  à luy  et  Blondeau,  à compte  dé  l'a 

fouille  et  transport  de  terres  du  Verlugadin 4oo* 

3-17  juin  : à Simon  Loing,  jardinier,  pour  la  fouille  et 
transport  des  terres  et  fourniture  de  la  glaise  du  bassin 
de  Bel-air  et  autres  endroits  des  jardins  de  Meudon 

(2p.) 194*  1 is 

9 septembre- 3o  décembre  : à luy,  à compte  des  sa- 
bles de  rivière  qu’il  a fournis  et  voiturés  à Meudon  (7p.) 

11 5o* 

29  juillet  : à François  Ragon,  pour  le  fumier  qu’il  a 
fourni  pour  l’orangerie  de  Meudon  et  autres  ouvrages  de 

jardinage  ( 2 p.) .. 67++  1 1 3 

Somme  de  ce  chapitre.  ...  i5i28*  6S  id 

CONDU1TTÈS  DE  FER  ET  AUTRES. 

1"  janvier  -4  mars  : à Louis-François  Pollard,  pour 
les  tuiaux  de  fer,  tant  de  10  pouces  que  de  6 pouces, 
qu’il  a relevez  et  reposez  dans  le  jardin  de  Meudon  et 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  


11A 

autre  tuiaux  pour  les  nappes  de  la  nouvelle  rivière  (3  p.) 

6o5*  10’ 

ie‘  janvier- 26  février  : à luy,  parfait  payement  de 
i65o*  pour  les  entretiens  de  tuiaux  de  fer  et  de  grais 
de  Meudon,  à raison  de  3ooo*  par  an  pour  les  tuiaux  de 
fer  et  de  grais  et  3oo*  pour  les  rigolles  (5  p.). . . 85o* 
8 avril- 21  octobre  : à luy,  sur  ses  entretiens  des  ri- 
golles  et  des  tuiaux  de  fer  et  de  grais  (8p.)...  1600* 
17  juin- 16  décembre  : à luy,  à compte  des  conduites 
de  fer  et  grais  par  luy  déposées  et  reposées  au-delà  de 


son  marché  d’entretien  (4  p.) 800* 

Somme  de  ce  chapitre 3855*  ios 


JARDINAGES. 

26  février  : à Antoine  Chevallier,  jardinier,  pour 
avoir  fourni  et  répandu  du  sable  sur  les  allées  de  l’Ovalle 
de  Meudon , 69*2’ 

22  avril- 23  septembre:  à luy,  sur  le  sable,  gazon  et 
régallement  qu’il  fait  aux  allées  des  quarrez  des  plants 
neufs  du  jardin  bas  de  Meudon  pour  y semer  l’herbe 
(6  p.) 8io* 

11  mars:  à Renard,  jardinier,  pour  son  rembourse- 

ment des  avances  par  luy  faites  pour  couvrir  de  fumier  le 
plancher  de  l’orangerie  basse  de  Meudon  pour  préserver 
les  orangers 84*  18’ 

21  octobre  : à luy,  pour  rétablissement  de  ravines 
dans  les  allées  de  son  entretenemenl,  en  1695..  48*  4S 

2 5 mars:  à Simon  Loing,  pour  les  dépenses  qu’il  a 
faites  pour  ouvrages  de  jardinage  outre  son  entretien.  . 

5o*  31 

Somme  de  ce  chapitre 1062*  7’ 

charpenterie. 

29  janvier- 29  juillet  : à Jean  Malet,  charpentier, 
parfait  payement  de  9070*  3S  3d  à quoy  montent  les  ou- 
vrages qu’il  a faits  et  fournis  à Meudon  et  Chaville  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1695  et  les  quatre  premiers 
1696(12  p.) 2320*3’  3d 

12  aoust- 4 novembre  : à luy,  sur  lesd.  ouvrages  de- 
puis le  ier  avril  (6p.) i3oo* 

Somme  de  ce  chapitre 3620*  3’  3d 

couverture. 

29  janvier- 7 octobre  : à Jaques  Lelong,  couvreur, 
pour  l’entretien  des  couvertures  de  Meudon  et  dépendances 
pendant  les  six  derniers  mois  1695  et  les  six  premiers 


1696  (4  p.) 5oo* 

2 5 mars- 22  avril  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  a 
fait  en  1695  outre  son  entretien  (2  p.).  4oo* 
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30  may -3  juin  : à luy,  pour  l’entretien  des  couver- 
tures de  Chaville  et  dépendances  pendant  1696,  qui  luy 
est  payé  d’avance  eu  égard  aux  réparations  (2  p.).  6oott 
9 septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages,  outre  l’entre- 
tien, à Meudon  en  1696 3ooN  ! 

8 avril  : à Nicolas  Roussel,  couvreur  en  chaume, 
pour  les  ouvrages  qu’il  a faits  et  fournis  à la  laisanderie 

de  Vilbon  dans  le  parc  de  Meudon i23tt  ios 

i5  juillet  : à Antoine  Diètre,  pour  réparations  aux 
combles  du  logement  des  garçons  du  jardinier  de  Cha- 
ville   1 6tt 

Somme  de  ce  chapitre 1939^  ios 

MENUISERIE. 

5 juillet- 16  aoust  : à Vedeau,  menuisier,  pour  qua- 
tre bancs  de  menuiserie  pour  les  jardins  de  Meudon 

(4  p.) ' 576+t 

ier  janvier-  2 décembre  : à Nivet,  menuisier,  à compte 
de  ses  ouvrages  de  menuiserie  à Meudon  en  1 6g5  et  1696 

(21  p.) 601 5tt  43  9d 

22  avril- 3 juin  : à François  Millot,  menuisier,  pour 

le  jeu  d’anneau  tournant  de  Meudon  (3p.) 45ott 

26  février  : à Tarnot,  menuisier,  pour  avoir  déposé  et 
reposé  les  tableaux  et  moulures  de  la  gallerie  de  Meudon, 
et  y avoir  mis  des  tringles  pour  remplir  les  vuides  qui 

étoient  entre  lesd.  tableaux 48tt 

8 avril  : à luy,  pour  ouvrages  de  menuiserie  aux  croi- 
sées des  apartements  du  billard , qu’il  a rabotées  pour  en 
ôter  la  peinture  et  les  mettre  en  état  d’estre  vernies  . . . 

29^  i5“ 

20  may-iG  décembre  : à luy,  pour  réparations  en 
plusieurs  endroits  du  parc  de  Meudon  et  aux  caisses  des 


orangers  (7  p-) 833tt  7“ 

Somme  de  ce  chapitre 7653^  6S  9d 


serrurerie. 

icr  janvier- 3 juin  : à Pierre  Roger,  serrurier,  parfait 
payement  de  658  1 3“  pour  ses  ouvrages  de  serrurerie  à 

Meudon  pendant  les  sept  derniers  mois  i6g5  et  les  trois 

premiers  1696  (11p.) ig8itt  i35 

1 7 juin  - 2 décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  1696  ( i3  p.) 235ott 

12  février- 23  septembre  : à Jaques  Lamrert,  serru- 
rier, sur  ses  ouvrages  en  1694  et  i6g5  (3  p.) . . 3oott 
i5  janvier  : à Thomas  Vallerand,  serrurier,  pour  ou- 
vrages par  luy  faits  à Meudon  en  i6g5 52tt  h3 

i5  janvier- 12  aoust  : à Antoine  Dupuis,  serrurier, 
pour  les  ouvrages  faits  à Meudon  en  i6g5  (3  p.).  . . . 
^ 189II  i3* 


6 may  : à Alexis  Fordrin,  serrurier,  pour  ouvrages 
faits  et  fournis  à Meudon  pour  deux  barrières  qui  fer- 
ment deux  allées  du  parterre  du  bois  sur  la  grande  allée 

Dauphine 12  4^8 5 

20  may  : à luy,  parfait  payement  de  i63tt  i8s  à quoy 
montent  les  ferrures  des  portes  et  croisées  des  nouveaux 
logemeas,  dans  les  galleries  à gauche  en  entrant  dans  la 

cour  des  écuries  de  Meudon 63tt  185 

3 juin -9  septembre  : à Adrien  Gaillard,  à compte 
de  ses  ouvrages  de  serrurerie  à la  porte  du  parc  de  Cha- 
ville et  autres  endroits  (3p.) 3 1 7^  gs  3d 

Somme  de  ce  chapitre 537gti  5S  3d 

VITRERIE. 

ier  janvier- 11  mars  : à Pougeois,  vitrier,  parfait 
payement  de  189  itt  à quoy  montent  ses  ouvrages  de  vi- 
trerie en  1695  au  château  de  Meudon  (6p.)...  84 1** 
25  mars- 16  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aud. 


château  en  1696  (i4  p.) i557tti3s  3d 

Somme  de  ce  chapitre 23g8tt  i3’  3d 

plomberie. 

29  juillet- 2 décembre  : à Jaques  Lucas,  plombier,  à 


compte  de  ses  ouvrages  de  plomberie  à Meudon  et  à Cha- 
ville (4p.) 700+* 

PAVÉ. 

12  aoust- 18  novembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 
sur  ses  ouvrages  de  pavé  à Meudon  et  à Chaville  (4p.) 
65o« 

OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  AUTRES. 

i5  janvier  : à Gilles  Le  Moine,  fondeur,  pour  ses 
ouvrages  de  cuivre  à Meudon  en  i6g5.  . . . i23tt  3"  6d 

12-26  aoust  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pour  les  fon- 
taines de  Meudon  et  de  Chaville  (3p.)...  332tt  1 4S  3d 
Somme  de  ce  chapitre 455tt  17“  gd 

DORURE. 

ier  janvier  : à Guillaume  Desauziers,  doreur,  parfait 
payement  de  i45tt  à quoy  montent  les  ouvrages  de  do- 
rure par  luy  faits  aux  consolles  qui  portent  les  bijoux  du 
Cabinet  de  Monseigneur  à Meudon,  en  octobre  dernier. 

9att 

26  février -20  may  : à Choulier,  doreur,  pour  ou- 
vrages de  dorure  aux  moulures  des  tableaux  de  la  galle- 
rie et  à celles  de  l’autel,  en  1696  (3  p.)..  273^  os  iod 
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21  octobre -2  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
dorure  à Meudon,  en  1695  et  1696  (3  p.).  3o6tt  i3’  4d 
Somme  de  ce  chapitre 671**  i4s  2d 

PEINTURE. 

(5  may  : à Paillet,  peintre,  pour  pareille  somme 
avancée  par  ordre  de  Monseigueur  pour  les  tableaux  de 

Ghaville  et  de  Meudon  en  1696  et  1696 88tt  4S 

ier  janvier  : à François  Ciron,  peintre,  parfait  paye- 
ment de  237N  io‘  pour  le  verny  qu’il  a fait  à Meudon 

en  1695 i37tt  ios 

26  février -6  may  : à luy,  pour  sa  peinture  à la  garde- 
robe  de  Madame  de  Maintenon  et  aux  nouveaux  appar- 
tenions de  Monsieur  et  Madame  de  Chartres  pendant  la 

présente  année  (4  p.) 382^1* 

4 novembre- 16  décembre:  à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
verny  à l’esprit-de-vin  aux  appartements  de  MM.  Du- 
mont et  Mansart  (2p.) 263tt 

6 may  : à Jean  Poisson,  peintre,  pour  ouvrages  de 

peinture  au  jeu  d’anneau  tournant  à Meudon 

32tt  17“  3d 

29  juillet -4  novembre  : à Estienne  Bourgault,  pein- 
tre, sur  ses  ouvrages  de  grosse  peinture  à Meudon  (3p.) 

3oott 

Somme  de  ce  chapitre  ....  i2o3tt  i2s  3d 
sculpture. 

3 juin  : au  nommé  Dufour,  sculpteur,  pour  la  sculp- 
ture, en  pierre  de  Saint-Leu , de  deux  consolles  de  la  porte 
du  parc  de  Chaville,  à l’entrée  du  village  de  Virotlay.  . 

32tt 

18  novembre  : à Lochon,  ébéniste,  pour  10  pieds 

4 pouces  de  longueur  de  moulures  de  bronze  doré  cize- 
lées,  qu’il  a fait  à Meudon  en  1696,  à 3tt  le  pied.  3itt 
Somme  de  ce  chapitre ; 63tt 

MARBRERIE. 

8 avril- 20  may  : à Hubert  Misson,  marbrier,  à 

compte  de  ses  ouvrages  de  marbrerie  à Meudon  en  1696 
( 2 p. ) 4oott 

9 septembre -2  décembre  : à luy,  pour  le  rétablisse- 
ment qu’il  a fait  au  globe  de  Meudon  (3p.) 

284*8’ 4d 

1"  juillet  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  les  ou- 
vrages qu’il  a faits  au  globe  et  à la  Cléopâtre  de  Meudon 

i4i*  i8s 

Somme  de  ce  chapitre 826*  6S  4d 

entretenemens  de  meudon. 

ier  janvier- 16  février  : à François  Ragon  , ayant  l’en- 


tretien du  jardin  potager  de  Meudon,  parfait  payement 
de  îboo*  pour  les  six  derniers  mois  1695  (8  p.)  ... 

600* 

8 avril- 16  décembre  : à luy,  pour  compte  de  son  en- 
tretien pendant  l’année  1696  (9  p.) 22bott 

Ier  janvier -7  octobre  : à la  mère  Besnard,  pour  avoir 
nettoyé  les  cours  du  château  de  Meudon  et  en  avoir  ar- 
raché les  herbes  pendant  le  dernier  quartier  1 69b  et  les 

trois  premiers  1696  (4p.) 3oo* 

1e1  janvier- 7 octobre  : à Pierre  Prévost,  preneur  de 
taupes,  pour  ses  appointements  du  dernier  quartier  169b 

et  des  trois  premiers  1696  (4  p.) 3oott 

Ier  janvier -26  février  : à Valentin  Lopin,  fontainier, 
parfait  payement  de  îobo*  pour  ses  appointemens  des 

six  derniers  mois  169b  (3  p.) 4bo* 

8 avril- 16  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ap- 
pointemens pendant  l’année  1696  (9  p.) 1000* 

ier  janvier- 7 octobre  : à Muzard,  garçon  fontainier, 
pour  ses  appointemens  du  dernier  quartier  1695  et  des 

trois  premiers  1696  (4  p.) 4oo* 

A Haute-Campagne,  autre  garçon  fontainier,  pour  ses 
appointemens  pendant  le  même  temps  (4p.)....  4 00* 
1 b janvier- 2 6 février  : à Antoine  Chevalier,  jardi- 
nier, ayant  l’entretien  des  jardins  bas  de  Meudon,  par- 
fait payement  de  1000*  pour  les  six  derniers  mois  169b 

(2  p.).. 200* 

2b  mars- 2 décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ap- 
pointemens de  l’année  1696  (10  p.) 1000* 

ib  janvier- 11  mars  : à Simon  Loing,  jardinier,  ayant 
l’entretien  des  jardins  hauts  de  Meudon , parfait  paye- 
ment de  1000*  pour  ses  appointements  des  six  derniers 

mois  1 696  (2  p.) 2bo* 

2b  mars- 2 décembre  : à luy,  à compte  de  ses  appoin- 
temens de  l’année  1696  (10  p.) iboe* 

îb  janvier- 26  février  : à Julien  Chevillard,  fontai- 
nier, parfait  payement  de  6bo*  pour  ses  gages  des  six 

derniers  mois  169b  (2  p.) 260* 

2b  mars- 16  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ap- 
pointemens de  1696  (10p.).... iooott 

12  février  : à Eustache  Ragon,  parfait  payement  de 
booN  pour  l’entretien  des  petites  routtes  et  autres  par- 
ties des  jardins  de  Meudon  pendant  les  six  derniers  mois 

1696 , 100* 

2b  mars- 2 décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ap- 
pointemens pendant  1696  (10  p.) 900* 

A Renard,  jardinier  des  parterres  et  orangerie  de 
Meudon , à compte  de  ses  entretiens  pendant  l’année  1 696 

(10  p.) 27,50* 

A Vincent  Touchard,  jardinier  aux  jardins  du  petit 


8. 
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parc  de  Cha ville,  à compte  de  ses  entretiens  pendant 

l’année  1696  (10  p.) 2000** 

A Jaques  Thuret,  jardinier  de  Gaillon,  sur  ses  entre- 
tiens dud.  jardin  et  du  parc  de  Chaville  (10  p.).  700** 
8 avril- 16  décembre  : à Louis  Fiat,  fontainier  de 
Chaville,  pour  ses  gages  et  entretiens  pendant  l’année 

1696  (10  p.) i5oo** 

A André  Boisselet,  jardinier  d’Ursine,  sur  ses  entre- 
tiens du  parc  d’Ursine,  pendant  1696  (10  p.).  . 800** 

6 may  : à Nicolas  Angron,  dit  Poulet,  ancien  fontai- 

nier de  Choisy,  pour  sa  pension  du  quartier  de  juillet 
1695 5ott 

7 octobre  : à Florent  Beaugendre,  pour  avoir  nettoyé 

les  cours  de  Chaville 25t* 

Somme  de  ce  chapitre 19235** 

diverses  dépenses. 

i5  janvier- 16  décembre  : à Chevillard,  fontainier, 
pour  ouvrages  et  charbon  qu’il  a fourni  pour  soudures 
faites  sur  de  vieux  ouvrages , et  pour  les  ouvriers  qui  ont 

nettoyé  trois  bassins  (3  p.  ) 1 1 3**  1 os 

i5  janvier  : à Aumont,  pour  les  avances  qu’il  a faites 

à Meudon  en  i6g5 34** 

A Nicolas  Roussel,  couvreur  en  chaume,  pour  ou- 
vrages de  couverture  de  paille  qu’il  a faits  et  fournis  aux 
deux  glacières  de  Meudon  et  à celle  de  Chaville..  . 85** 
A la  veuve  Puteaux,  parfait  payement  de  a5o**  pour 
le  loyer  des  maisons  qui  lui  appartiennent  à Meudon, 
occupées  par  les  employés  des  bâtimens,  pendant  les  six 

derniers  mois  i6g5 . 5o** 

1 2 février  : à Lorry,  hoiiogcur,  pour  ses  ouvrages 
d’horlogerie  au  rétablissement  de  l’horloge  de  Meudon . 

. . 55**85 

a5  mars  : à Claude  Garnier,  pour  neuf  septiers  de 
graine  d’herbe  de  bas  pré  qu’il  a fournis  pour  semer  le 
tapis  de  la  salle  des  maronniers  en  quinconge  de  Meu- 
don   45H 

8 avril  : à Valentin  Lopin,  fontainier,  pour  des  rei- 

gles  qu’il  a posées  dans  les  rigolles  et  étangs  pour  en  me- 
surer les  eaux,  et  un  ponton  qu’il  a fait  et  faurny  pour 
les  bassins  de  Meudon 32**  121 

22  avril- 25  aou9t:  au  s‘  Montaimé,  pour  les  dépenses 

qu’il  a faites  pour  Meudon  (2  p.) 78** 

6 may  : à Denis  Malgrange,  épinglier,  pour  ouvrages 
de  treillis  de  fer  et  de  laton  qu’il  a faits  et  fournis  à la 
laisanderie  de  Vilbon  et  aux  décharges  de  superficie  des 

trois  bassins  de  Meudon 3o**  is 

17  juin  : à Louis  Rabin,  pour  la  démolition  et  trans- 
port de  neuf  bassins  des  chandeliiers  qui  servoient  de 


fontaines  dans  les  jardins  de  Meudon  et  qui  ont  esté  sup- 
primez de  l’ordre  du  Roy 106** 

A Louis  Constantin  , pour  avoir  arraché  les  herbes  des 

cour  et  avant-cour  du  château  de  Chaville 18** 

1er  juillet  : à Olivier  Langlois,  pour  quinze  septiers 
de  graine  de  foin  qu’il  a fourni  pour  semer  sur  les  tapis 

de  gazon  du  jardin  de  Meudon 75** 

29  juillet  : à la  veuve  Puteaux,  pour  le  loyer  de  sa 
maison  occupée  par  les  employez  pendant  les  trois  pre- 
miers mois  169G  125** 

21  octobre  : au  sr  Gourmet,  marchand  de  bois,  pour 
dosses  de  chesne  et  de  sapin  qu’il  a fournis  à Meudon , y 

compris  la  voiture 66** 

16  décembre  : à Padelain,  ramonneur,  pour  ramon- 
nage  de  97  cheminées  au  château  et  dépendances  de 

Meudon 26**  5‘ 

Somme  de  ce  chapitre 989**  i68 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

1e1'  janvier- 16  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  dans  la  dépendance  du  château 
de  Meudon  et  dans  le  parc  de  Chaville  depuis  le  ier  dé- 
cembre 1695  jusqu’au  i5  décembre  1696  (27  p.).  . . . 
i36i**  1 9’ 

RIVIÈRE  D’EURE. 

19  septembre  : au  sr  Vallée,  cy-devant  commis  du 
sr  Manessier,  trésorier  général  des  Bâtimens,  pour  ce  qui 
luy  a été  accordé  par  S.  M.  pour  l’indemniser  de  pa- 
reille somme  dont  led.  feu  sr  Manessier  luy  est  resté  re- 
devable à sa  mort  pour  plusieurs  parties  qu’il  a payées 
pour  le  service  du  Roy  à la  rivière  d’Eure. . . 3465**  3* 
8 janvier  : à Maximilien  Racine  et  autres,  pour  me- 
nues dépenses  faites  pour  la  construction  de  l’aqueduc 
sur  la  rivière  d’Eure 68**  17’  6‘‘ 

APOINTEMENS  D’EMPLOYEZ  X LA  RIVIERE  D’EURE. 

8 janvier- 2 décembre  : au  s1'  Hourry,  inspecteur  sur 
les  lignes  de  la  rivière  d’Eure,  pour  ses  apointemens  des 
deux  derniers  mois  1695  et  dix  premiers  1696  (11  p.). 

97&tt 

8 janvier- 2 décembre  : au  sr  Delagrange,  chargé  de 
la  garde  des  matereaux  et  équipages  du  sr  Le  Maistre, 
entrepreneur  de  la  maçonnerie  de  l’aqueduc  de  Mainte- 
non,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (10  p.).  6oo** 
8 janvier- 29  avril  : au  s‘  Basserolle,  chargé  de  la 
garde  des  niatéreaux  du  s1  Juran,  entrepreneur  de  la 
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pierre  de  taille,  pour  ses  gages  du  mois  de  novembre 

i6g5  au  mois  de  mars  1696  (4  p.) 260» 

3 juin- 11  novembre  : au  sr  Juran  fds,  à la  place  du 
sr  Basserolle,  pour  idem  du  mois  d’avril  au  mois  de 

septembre  (5  p.) . . 3oo» 

8 janvier- 2 décembre  : à Legrain,  éclusier,  chargé  du 
soin  des  écluses  sur  la  rivière  d’Eure  et  canal  d’Epernon, 
pour  ses  gages  du  mois  de  novembre  1 6g5  au  mois 

d’octobre  1696  (10  p.) 366» 

26  février- 2 décembre  : au  sr  Parisot,  chargé  de  la 
direction  des  ouvrages  dud.  aqueduc,  pour  ses  apointe- 

mens  des  dix  premiers  mois  1696  (9  p.) 2000» 

Somme  de  ce  chapitre A 4 9 1 

GAGES  PAR  ORDONNANCES. 

i*r  janvier -7  octobre  : au  sr  Crescent,  contrôleur, 
pour  ses  appointemens  du  dernier  quartier  1 69.5  et  des 

trois  premiers  1696  (4  p.) 24oo» 

ier  janvier- 7 octobre  : au  sr  Bonnefonds,  garde-ma- 
gasin de  l’hôtel  de  Vandôme,  pour  ses  appointemens  pen- 
dant le  même  temps  (4p.) 900» 

ier janvier  : aux  Récolets  de  Versailles,  pour  avoir  cé- 
lébré la  messe  à la  chapelle  de  la  Surintendance  des 

bàlimens  en  1695 25o» 

i*r  janvier- 11  mars  : à La  Chambre,  garde  à cheval 
à Saclay,  qui  a soin  des  rigolles  de  Meudon , pour  quatre 

mois  de  ses  appointemens  ( 2 p.) 280» 

ier  janvier- 1 1 mars  : aux  nommez  Beaulieu,  du 
Trier,  Bernard,  Le  Maistre,  Martin,  Denis  Rosay, 
tous  gardes  à cheval,  pour  leurs  appointemens  du  mois 
de  novembre  1695  au  mois  de  février  1696  (2  p.).  . . . 

1080» 

G may-4  novembre  : aux  ci-dessus  nommez  et  à La 
Chambre,  pour  ses  appointemens  du  mois  de  mars  au 

mois  d’octobre  (4p.) 2720» 

1“  janvier -4  novembre  : à Lefebvre,  garde  à pied  à 
Bue,  pour  ses  appointemens  du  mois  de  novembre  1696 

au  mois  d’octobre  1696  (6  p.) 366*1 

ier  janvier- 4 novembre  : au  sr  Masson,  employé  à 
l’inspection  du  château  de  Vincennes,  pour  ses  gages 
depuis  le  mois  de  décembre  i6g5  jusqu’au  mois  d’oc- 
tobre 1696  (11  p.) 5i4»  10’ 

6 may-21  octobre  : à luy,  pour  le  soin  qu’il  a eu 
d’empêcher  que  les  vaches  n’endommagent  les  avenues 
et  taillis  du  parc  de  Vincennes  pendant  l’année  1 696 

(6  p.) 300» 

ier janvier- 16  septembre:  à Michel  Jumel,  dessina- 
teur, pour  avoir  dessiné  pour  les  Bâtimens  depuis  le 


mois  de  novembre  i6g5  jusqu’au  mois  d’aoust  1696 

(4  p.) 457»  io! 

8 janvier- 2 3 décembre  : au  sr  de  Rusé,  contrôleur  à 
Marly,  pour  ses  gages  de  l’année  i6g5  et  des  trois  pre- 
miers mois  1696,  y compris  600»  pour  une  année  de 

gages  de  son  commis  (6p.) 5ioo» 

8 janvier-23  décembre  : à François  Gallin,  piqueur 
à Marly,  pour  ses  gages  des  deux  derniers  quartiers 

1695  et  des  trois  premiers  1696  (5  p.) 760» 

A Claude  Dobye,  inspecteur  à Marly,  pour  ses  gages 
du  dernier  quartier  169 5 et  de  l’année  1696  (5  p.).  . 

54o» 

8 janvier- 4 novembre:  au  sr  Jourdan,  inspecteur 
dans  le  jardin  de  Versailles,  pour  ses  gages  du  dernier 
quartier  i6g5  el  des  trois  premiers  1696  (4  p.). . . . 

900*1 

Au  s'  Carlier,  dessinateur,  pour  les  journées  qu’il  a 
travaillé  aux  plants  de  Chaville  et  autres  ouvrages  (7  p.  ) 

4g8»  1 6S 

29  janvier-  17  juin  : à luy,  pour  les  plants  de  Luxem- 
bourg qu’il  a levez  et  mis  au  net  en  1696  (3  p.)..  . 

•  3oo» 

8 janvier- 18  novembre  : au  sr  Tannevot  le  iils,  qui 
a inspection  sur  les  ouvriers  du  jardin  de  Versailles,  pour 
ses  gages  depuis  le  mois  de  décembre  1696  jusqu’au 
mois  d’octobre  dernier,  à 9 5S  par  jour  (1 1 p.).  458»  5’ 
8 janvier:  au  sr  Lefebvre,  ayant  l’entretien  de  la  Sa- 
maritaine, parfait  payement  de  4ooo»  à quov  monte 

led.  entretien  pendant  l’année  1696 1000** 

ier  avril -7  octobre:  à luy,  à compte  dud.  entretien 

pendant  l’année  1696  (3  p.) 3qoo» 

1 5 janvier:  aux  Récolets  de  Saint-Germain,  pour 
avoir  célébré  la  messe  à la  Machine  pendant  1 69 5 . . . 

iooH 

in  janvier-23  décembre  : à Guillaume  Créant,  In- 
specteur à Saint-Germain,  pour  ses  gages  des  deux  der- 
niers quartiers  1 690  et  des  trois  premiers  1696  (5  p, ). 

• 75ott 

A Etienne  Larue,  inspecteur  aux  aqueducs  du  fonds 
de  Retz,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier  1695  et  de 

l’année  1696  (5  p.) 45o» 

1 5 janvier-  21  octobre  : à la  veuve  Bailly,  portière  de 
la  Savonnerie,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  169,6 
et  des  six  premiers  1696,  y compris  3q»  pour  le  blan- 
chissage de  linge  de  la  chapelle  et  le  soin  de  faire  dire 

les  messes  pendant  l’année  i6g5  (4p.) 33o» 

1 5 janvier- 7 octobre:  à Jumelle,  garde-magasin  de 
la  Machine , pour  ses  gages  des  . trois  derniers  quartiers 
169.6  et  du  premier  1696  (4  p.) 900** 
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Au  sr  Boucault,  autre,  pour  ses  gages  idem  (4  p.).  . 

900tt 

A Toussaint  Michel, menuisier  de  lad.  Machine,  pour 

ses  gages  pendant  le  même  temps  (4  p.) 720^ 

22  janvier-6  may  : à Bacouel,  portier  du  Cours  la 
Revne  du  côté  de  Chaillot,  pour  ses  gages  des  six  der- 
niers mois  1695  et  des  trois  premiers  1 696  ( 2 p.). . . . 

1 12tt  ios 

A Germain,  autre  du  costé  des  Thuilleries,  pour  les 

mêmes  gages  (2  p.) 1 12^  1 os 

22  janvier- 23  décembre:  au  sr  Desgodets,  pour  les 
apointemens  de  son  commis  pendant  les  années  1696  et 

1696  (5  p.)., îôôo11 

26  février -9  décembre:  à îuy,  pour  ses  gages  des 
trois  derniers  quartiers  i6g5  et  du  premier  quartier 

1696  (4  p.) 3ooott 

■ 22  janvier- 3 0 septembre  : au  sr  Morlet,  ayant  la  di- 
rection des  plans,  pour  ses  gages  des  six  premiers  mois 

1695  (s-p.) goott 

2 i janvier- 11  novembre  : à Le  Brun,  portier  de 
l’hôtel  des  Inspecteurs , pour  scs  gages  des  neuf  derniers 
mois  1690  et  des  neuf  premiers  1696  (5  p.).  . . 5 4gt+ 
A Le  Bled,  portier  de  l’hôtel  de  Limoges,  pour  les 

mêmes  gages  (5  p.) 5 A 9^ 

29  janvier  - 2 1 octobre  : aux  Dames  Religieuses  Capu- 
cines, pour  l’entretien  de  leur  jardin  pendant  les  neuf 
derniers  mois  1695  et  les  trois  premiers  1696  (4  p.).  . 

ôoott 

29  janvier-9  septembre:  au  s1'  Garriel,  contrôleur  à 
Chambord,  pour  ses  gages  des  trois  premiers  quartiers 

i695  (3  p.) i35o« 

29  janvier- 7 octobre  : à Rennekin  Sualem,  charpen- 
tier liégeois,  employé  à la  Machine,  pour  ses  gages  des 
trois  derniers  quartiers  1695  et  du  premier  1696  ( A p.  ) 

i8oott 

5 février  - i4  octobre  : au  s1'  d’Estrechy,  contrôleur  à 
Fontainebleau,  pour  ses  gages  de  l’année  i6g5  (4  p.) . 

36oo« 

12  février  - 1 8 novembre  : au  s1  Mansart,  premier  ar- 
chitecte, à compte  de  ses  apointemens  tant  ordinaires 
qu’extraordinaires  pendant  les  trois  derniers  quartiers 

i6q5  et  le  premier  1 696  (7p.) 8760^ 

4 mai'8-21  octobre:  au  sr  Lefebvre,  contrôleur  gé- 
néral, en  considération  du  séjour  qu’il  fait  à Versailles 
et  du  service  actuel  qu’il  a rendu  dans  les  bàlimens  pen- 
dant les  trois  derniers  quartiers  1695  et  le  premier  1696 

(ô  p.) 5ooott 

.ô. mars- 11  novembre  : au  sr  Le  Court,  contrôleur  à 


12  h 

Monceaux,  pour  ses  gages  des  trois  derniers  quartiers 

169b  et  des  deux  premiers  1696  (4  p.) 1875** 

4 mars- 4 novembre:  au  sr  Lhuillier,  cy-devant  in- 
specteur à Choisy,  actuellement  à Meudon,  pour  ses 
gages  des  trois  derniers  quartiers  1695  et  du  premier 

1696  (4  p.) i65oN 

1 1 mars  - 1 6 décembre  : à Garnier  , jardinier  du  Roule, 
pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  1 69 5 et  des  six  pre- 
miers 1696(4  p.) 12  00tt 

A Puilippes,  inspecteur  au  Roule,  pour  ses  gages  pen- 
dant le  même  temps  (4  p.) 900^ 

Au  sr  Germain,  inspecteur  à cheval  sur  les  plants  et 
pépinières,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (4p.) 

1200H 

18  mars -29  juillet  : à Olivier  Fleurant,  fils  d’OLiviER 
Fleurant,  vivant  jardinier  à Trianon,  pour  la  pension 
qui  luy  a esté  accordée  par  S.  M.  pour  l’année  169b 

(2  p.) 3ooH 

25mars-23  décembre:  à la  veuve  Desjardins,  con- 
cierge de  la  Surintendance  des  bàtimens,  pour  ses  gages 

de  la  présente  année  1696(4  p.) 4oott 

ier  avril- 23  décembre  : au  sr  de  Bourges,  médecin 
des  Bàtimens,  pour  sa  pension  de  l’année  1696  (4p.).. 

2000tt 

Au  sr  Marchand,  pour  ses  apointemens  de  l’année 

1696  (4p.) iooott 

Au  s1'  Jolly,  idem  (4p.) 2 000tt 

Au  sr  Frosne,  idem,  y compris  600^  pour  les  gages  de 

son  commis  (4  p.) 36oott 

Au  sr  Chuppin,  idem  (4  p.) 2000^ 

Au  sr  Sinfray,  idem  (4  p.) 3ooott 

Au  sr  Mesmyn,  idem(li  p.) 4ooott 

Au  sr  Marigner,  pour  ses  gages  pendant  le  même 
temps,  y compris  son  logement,  les  frais  de  son  bu- 
reau et  6oott  pour  les  gages  de  son  commis  (5  p.) 

46oott 

1er  avril -7  octobre  : au  sr  Vaillant,  garde-magasin 
de  Saint-Germain-en-Laye , pour  ses  gages  des  trois  pre- 
miers quartiers  1696(3  p.) 45ott 

ier  avril- 2 3 décembre:  au  sr  L’Escuyer,  dessinateur 
à Marly,  pour  ses  apointemens  des  trois  premiers 

quartiers  1696  (4p.) ii25tt 

A Jaques  Montreuil,  inspecteur  à Marly,  pour  ses 
gages  des  trois  derniers  mois  i6g5  et  neuf  premiers 

1696  (4  p.) 900^ 

8 avril -7  octobre  : à Cailleteau,  dit  L’Assurance, 
dessinateur,  pour  ses  gages  des  trois  premiers  quartiers 
1696  (3p.) 900^ 


125 


ANNÉE  1696. — GAGES  D’INVALIDES. 


126 


Au  sr  Cauchy,  autre  dessinateur,  pour  ses  gages  pen- 
dant le  même  temps  (3p.) 900** 

8 avril- 1 8 novembre  : aus'  Nion,  ayant  l’inspection 
des  ouvrages  de  la  nouvelle  allée  de  Chaville,  pour  ses 
gages  depuis  le  mois  de  mars  jusqu’au  mois  d’octobre 

dernier  (8  p.) 36o** 

i5  avril  - 4 novembre:  à Henry  Fossier,  garde-ma- 
gasin des  démolitions  des  bàtimens,  pour  ses  gages  des 
six  derniers  mois  i6g5  et  trois  premiers  1696  (3p.).. 

1125** 

A Jean-Denis  Fossier,  garde-magasin  des  marbres, 
pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (3p.)...  600** 
A Michel  Fossier,  toiseur  des  marbres  du  Roy  dans 

le  magasin  des  marbres  (3  p.  ) 45o** 

A Duchiron,  garde-magasin  des  plombs  à Versailles, 
pour  ses  gages  des  trois  premiers  quartiers  1696  (4  p.) 

i5oo** 

i5  avril- 18  novembre  : aux  nommez  Paillet,  Veu- 
glest1,  Cayot,  Houasse  le  neveu  et  Galoche,  élèves  pein- 
tres, pour  leur  subsistance  pendant  les  trois  premiers 
quartiers  1606,  à raison  de  29**  pgr  mois  pour  chacun 

(3P.).V.  ...  99». 

i5  avril  : au  sr  Boffrand,  dessinateur,  à compte  des 
plans  des  maisons  royales  qu’il  a levez  pour  le  service 

du  Roy 3 00** 

i5  avril- a3  décembre  : au  s'  Coypel  père,  peintre 
du  Roy,  pour  la  pension  que  le  Roy  lui  a accordée,  pour 

les  trois  premiers  quartiers  1696  ( 4 p.) 2 2 5o** 

29  avril- il  novembre  : au  s1  Perrot,  inspecteur  à 
Trianon,  pour  les  trois  premiers  quartiers  1696  (3  p.). 

900** 

99  avril- 18  novembre  : au  sr  Michelet,  garde-ma- 
gasin du  poids  du  fer  à Versailles,  pour  ses  gages  des 

trois  premiers  quartiers  1696  (3  p.) 900*1 

Ausr  La  Boulaye,  employé  aux  vitres  à Versailles,  pour 

ses  gages  pendant  le  même  temps  (3p.) 675*+ 

29  avril- 18  décembre  : au  sr  Labbe,  employé  à visi- 
ter les  ouvriers  à Paris,  pour  ses  gages  pendant  le  même 

temps  (4p.) i35o** 

6 may-21  octobre  : au  sr  Contât,  portier  de  l’Obser- 
vatoire, à compte  de  ses  appointemens  de  l’année  1606 

(3  p.) 180** 

6 may- 1 8 décembre  : au  sr  Legoux,  employé  à Saclay 
et  aux  environs  de  Versailles,  pour  ses  gages  des  trois 

premiers  quartiers  1696  (3  p.) 900** 

Au  sr  Andrieu,  toiseur,  pour  ses  gages  pendant  le 
même  temps  (4p.) i5oo** 

1 C’est  Nicolas  Wlbughels  , fils  de  Philippe  Wleughels. 


Au  sr  Villiard,  préposé  aux  eaux  bonnes  à boire  de 
Versailles,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (3p.) 

900** 

Au  91  Lambert,  contrôleur,  pour  ses  apointemens  des 

trois  premiers  quartiers  1696  (3  p.) 3ooo** 

6 may  : au  s1'  Garnier,  sculpteur,  à compte  de  sa  pen- 
sion pendant  la  présente  année  1696 200** 

20  may -7  octobre  : au  sr  Cochu,  contrôleur  à la  Ma- 
chine, pour  ses  apointemens  des  six  premiers  mois  1696 

(2  p.) 1800** 

97  may- 18  novembre  : au  sr  Andrieu  le  fils,  pour 
ses  gages  des  trois  premiers  quartiers  1696  (3p.)... 

274** 

Au  sr  Delodyt,  employé  au  magasin  des  démolitions, 

pour  les  mêmes  gages  (3  p.) 900** 

10  juin- 16  décembre  : à Jean  Le  Beau,  pour  les 
voyages  qu’il  a fait  pendant  l’année  1696  (2  p. ).  . . . 

1200** 

17  juin- 23  septembre  : au  sr  Perrault,  greffier  des 
Bâlimens,  pour  ses  gages  et  par  gratification  pendant  les 
six  premiers  mois  1696  (2  p.) 2200** 

8 juillet- o3  décembre  : au  sr  Dorbay,  architecte, 
pour  ses  gages  des  six  premiers  mois  1696  (2p.).... 
1000** 

« 

5 aoust  : au  sr  Antoine  , à compte  de  la  pension  que 
le  Roy  a accordée  à son  fils 2Ôo** 

9 septembre  : aus1'  Magni,  aumosnier  des  Bàtimens, 

pour  sa  pension  pendant  1696 35o** 

i4  octobre  : à François  Girardon,  sculpteur  du  Roy, 
pour  sa  pension  des  trois  premiers  mois  1696.  1000** 

2 décembre  : au  sr  La  Cnoix,  employé  dans  le  parc, 

pour  ses  gages  du  dernier  quartier  1696 3oo** 

27  janvier  1697  : au  sr  de  Sainte-Catherine,  cy-de- 
vant  employé  à Bue,  Trappes,  Saclay,  pour  ses  apointe- 
mens des  trois  derniers  mois  1695  et  des  sept  premiers 


mois  1696 2 5oo** 

Somme  de  ce  chapitre 117.399**  11 


GAGES  D’INVALIDES. 

ier  janvier- il  novembre  : à Guillaume  Ramsay,  dit 
Huile,  soldat  invalide , employé  au  château  de  Monceaux , 
pour  ses  apointemens  du  mois  de  novembre  1695  au 

mois  d’octobre  1696  (6  p.) 366** 

ie‘  janvier  - 2 décembre  : au  sr  Larue,  employé  à l’in- 
spection et  garde  de  la  stalue  équestre  du  Roy  à l’hôtel  de 
Vendôme,  du  mois  de  décembre  1695  au  mois  de  no- 
vembre 1696(11  p.) 366** 

A Robert  de  Francb,  dit  La  France,  employé  à lu 
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grande  église  des  Invalides,  pour  ses  journées  depuis  le 
mois  de  décembre  169.5  jusqu’au  mois  de  décembre  1696 

(12  p.) . 280**  ios 

8 janvier- do  décembre  : à Monplaisir,  soldat  inva- 
lide employé  à Fontainebleau,  pour  ses  apointemens  du 
mois  de  décembre  1695  au  mois  de  décembre  1696 

(“P-) 397h 

8 janvier  -1  b octobre  : a Louis  Baccary,  dit  Dilli- 
uknt,  soldat  invalide  employé  à Marly,  pour  ses  apointe- 
mens du  dernier  quartier  169 5 et  des  trois  premiers 
1696,  y compris  5o*+  par  gratification  (b  p.)  . . . 4 1 o+t 

12  aoust  : à Roland  Loiseau,  dit  Champigny,  et  Jean 
Bernard,  dit  La  Finesse,  employez  à la  garde  de  la 
pharmacie  et  démonstrations  du  Jardin  royal  des  plantes 

pendant  86  jours 72** 

7 octobre- b novembre  : à Robert  Aumont,  garde  de 
la  statue  équestre,  pour  quarante  journées  qu’il  a été 

employé  (2p.) ios 

2 décembre  : à Masson  , inspecteur  à Vincennes,  pour 

ses  apointements  du  mois  de  novembre b 5tt 

Au  s1'  Carlier  l’aîné,  dessinateur,  pour  vingt-deux 

journées  qu’il  a employées,  à 5os  par  jour,  et  quatre 
journées  d’un  homme  qui  luy  a aydé  à prendre  des  me- 
sures, à 3o“  par  jour,  et  8tt  de  menus  frais.  . . 61*1  8S 
Au  sr  Nion,  inspecteur  à Chaville,  pour  ses  apointe- 
mens du  mois  de  novembre b 

9 décembre  : à Michel  Jumel,  dessinateur,  pour  ses 
apointemens  des  mois  de  septembre  et  octobre.  ios 

16  décembre  : ou  sr  Tanevot  fils,  employé  dans  le 
jardin  de  Versailles,  pour  ses  apointemens  du  mois  de 


novembre b 

Somme  de  ce  chapitre 2220**  185 


GRATIFICATIONS. 

. ier  janvier  : à Imfray,  commis  à la  poste  de  Versailles, 
par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a pris 
des  lettres  et  paquets  concernant  les  Bâtimens  pendant 

1696 ioott 

8 janvier  : au  sr  Chuppin,  pour  plusieurs  voyages  qu’il 
a esté  obligé  de  faire  pour  lever  et  dessiner  des  plans 

pendant  1695 200** 

i5  janvier  : à Gilles  Lambottè,  charpentier,  employé 

à la  Machine , pour  les  soins  qu’il  a eu  d’aller  chercher 
des  bois , et  autres  voyages  qu’il  a faits  pour  les  besoins 

de  la  Machine  pendant  i6g5 75** 

Au  sr  Villiard,  pour  l’inspection  qu’il  a sur  les  ou- 
vrages de  pavé 3oott 

Au.sr  Michelet,  pour  le  soin  qu’il  a pris  de  la  menue 


serrurerie  dans  les  dehors  de  Versailles,  dans  le  château 

et  à Trianon,  pendant  1 6q5 3oott 

Au  sr  Perrot,  inspecteur  à Trianon,  pour  les  dépenses 
extraordinaires  qu’il  a été  obligé  de  faire  pour  le  service 

de  S.  M.  en  1 695 200** 

A la  veuve  La  France,  portière  de  Tattelier  du  Lou- 
vre, du  costé  de  Saint-Germain  de  l’Auxerrois  . . . 5ott 
22  janvier  : au  sr  Cottart,  architecte,  pour  lui  donner 

moien  de  subsister 3oott 

12  février  : à Jaques  Le  Roy,  jardinier,  qui  s’est  blessé 

à la  jambe  en  travaillant  aux  plants  d’arbres 3o** 

Au  s1  Tailly,  pour  le  soin  qu’il  a pris  pour  faire  en- 
trenir  les  routtes  et  fossez  de  la  l’orest  de  Compiègne 

pendant  1695 i5ott 

26  février  : à Paquiër  Souchet,  pour  le  soin  qu’il  a 
eu  des  orangers  du  château  de  Fontainebleau.  . . . 3oott 
Au  sr  Le  Moyne,  peintre  du  Roy,  demeurant  aux  gal- 

leries  du  Louvre,  par  gratification 3oo** 

A Louis-Clément  Garnier,  jardinier  du  Roulle,  idem 

200** 

Au  sr  Philippe  , inspecteur  à lad.  pépinière. ...  1 oott 

Au  s1'  Rousselet,  graveur 5 

b mars  : au  sr  Berrain  le  fils,  dessinateur,  pour  plu- 
sieurs desseins  qu’il  a fait  pour  le  Roy 3oott 

1 1 mars  : à Maheu,  pour  le  soin  qu’il  a pris  de  faire 
élaguer  les  arbres  du  jardin  du  palais  des  Thuilleries  et 
les  arbres  des  quinconges,  proche  le  Cours-la-Reyne.  . . 

i5ott 

18  mars  : à Jean  Masurié,  pour  avoir  eu  la  jambe 
cassée  dans  sa  carrière,  où  l’on  droit  de  la  rocaille  pour 

la  cascade  de  Marly ioott 

2 5 mars  : à la  veuve  et  héritiers  Jean  Fbade,  qui  a eu 
inspection  pour  la  garde  des  cignes  depuis  Saint-Cloud 

jusqu’à  Rouen i5o** 

A Cochois,  qui  a eu  la  même  inspection  depuis  Cor- 

heil  jusqu’à  Saint-Cloud i5o** 

8 avril  : au  sr  Péron,  concierge  de  l’Académie  de 

peinture  et  de  sculpture  établie  au  Louvre,  pour  le  ser- 
vice qu’il  a rendu  à lad.  Académie  pendant  1695. . . . 

îoo**  • 

A Adrien  Fouache,  jardinier,  qui  s’est  blessé  avec  une 

serpe  en  travaillant  aux  pépinières 3ott 

A Pierre  Barbier,  autre,  qui  s’est  blessé  en  travail- 
lant idem 2 ott 

26  avril  : à Jaques  Buirette,  sculpteur  et  professeur 
en  l’Académie  de  sculpture  et  de  peinture  établie  au 
Louvre,  par  gratification  pour  l’état  où  il  est,  ayant  perdu 

la  veüe i5o** 

20  mav  : à Jean-François  Mazurié,  parfait  payement 


129 


ANNÉE  1696.  — ENTRETIEN  DES  MAISONS  ROYALES. 


130' 


de  2001*  que  le  Roy  luy  a accordé  par  gratification  et 
pour  luy  donner  moyen  de  faire  panser  sa  blessure  qu’il 
a eue  dans  la  carrière  de  Grosrouvre  en  tirant  de  la  ro- 
caille pour  la  cascade  de  Marly.  . . ioott 

A luy,  pour  l’indemniser  du  dégast  qui  a esté  fait  à 
lin  arpent  et  demi  de  terre  à luy  appartenant  dans  une 
plus  grande  pièce,  en  tirant  du  moilon  pour  la  cascade 

de  Marly ii2ttios 

A la  veuve  Robert  Le  Roux  , pour  l’indemniser  de  l’eau 
qui  est  tombée  dans  la  cave  de  sa  maison  à Saint-Ger- 
main à cause  d’une  faute  qui  s’est  trouvée  sur  la  conduite 

qui  donne  de  l’eau  à la  Charité 6ott 

2 h juin  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur,  pour  quel- 
ques modelles  de  consolles  qu’il  a faits  et  le  soin  qu’il  a 
pris  de  celles  de  Monseigneur,  à Meudon 200tt 

27  juin  : au  sr  Marchand,  l’un  des  commis  des  Réti- 
niens, en  considération  de  ses  services 3oott 

29  juillet  : au  sr  Germain,  pour  les  services  qu’il  rend 

dans  les  plans  avec  assiduité 3oott 

5 aoust  : aux  compagnons  et  garçons  fonlainiers  de 
Versailles,  pour  avoir  travaillé  à resouder  les  plombs 
des  balcons  de  la  Ménagerie  et  partie  de  ceux  du  châ- 
teau  5oH 

A Hubin  , pour  un  voyage  qu’il  a fait  à Marly  où  il  a 
raccomodé  deux  termomètres  et  un  barometlre  pour  le 

Roy 3ott 

12  aoust  : à Jean  de  Roche,  compagnon  plombier  à 

Saint-Germain ù o+* 

2 septembre  : au  sr  Duparc,  jardinier  du  château  neuf 
de  Saint-Germain,  pour  les  fruits  nouveaux  qu’il  a don- 
nez au  Roy 1 5ott 

A François,  des  Minières,  laboureur,  pour  un  cheval 
qu’il  a perdu  en  passant  des  rigolles,  à cause  de  la  cuvette 
qui  a esté  faite  pour  le  service  du  Roy  dans  la  plaine  de 

Saclay ioott 

23  septembre  : aux  Dames  Religieuses  du  Calvaire  près 
le  palais  de  Luxembourg,  par  aumosne,  par  ordre  du 

Roy 1 5ott 

7 octobre  : â Claude  Desgotz,  jardinier,  ayant  l’en- 
tretenement  de  toutes  les  allées  et  plants  d’arbres  du 
jardin  du  palais  des  Thuilleries  avec  le  fer  à cheval,  pour 
le  bon  estai  de  son  entretien 3oott 

28  octobre  : à Larue,  pour  le  soin  et  la  peine  qu’il  a 

d’ouvrir  la  porte  à tous  ceux  qui  vont  voir  la  figure 

équestre  du  Roy,  â l’hôtel  de  Vandômc ioott 

1 1 novembre  : au  sr  Jolly,  en  considération  de  ses 

services 200^ 

Au  sr  Marchand,  idem îSo*1 

Au  sr  Jumel,  dessinateur,  idem 100^ 
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2 5 novembre  : aux  palfreniers  des  écuries  de  S.  M., 
pour  les  fumiers  qui  leur  ont  esté  pris  pour  les  par- 
quets de  Fontainebleau 77tt 

A Remy  Denis,  fonlainier  à Trianon,  5ott,  et  aux  nom- 
mez Maisonneuve  et  Desjardins,  5ott,  pour  le  rétablisse- 
ment qu’ils  ont  fait  des  carreaux  de  Hollande  des  cas- 
cades de  Trianon 1 oott 

5 décembre  : à Estienne  et  Germain  Gaillard  frères, 
vignerons  de  la  parroisse  de  Lucienne,  pour  une  petite 
maison  couverte  de  planches  qu’ils  ont  bâtie  sur  un  ter- 
rain à eux  apartenant  au  bout  de  l’aqueduc  de  la  Ma- 
chine et  qu’ils  ont  démolie  par  ordre  de  S.  M. , dont  les 
matéreaux  leur  sont  restez,  à la  charge  qu’ils  pour- 
ront semer  sur-  leur  morceau  de  terre  et  de  n’y  jamais 

bâtir 1 oott 

12  may  1697  : au  sr  Vivien,  peintre,  par  gratifica- 
tion  âoott 

2 juin  1697  : au  sr  Caillet,  notaire  des  Râtimens, 

pour  sa  pension  de  1696 ùoott 

Somme  de  ce  chapitre 7328^10’ 
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i5  janvier- 1 1 mars  : à Pierre  Thomas,  jardinier  de 
Vincennes,  pour  parfait  payement  de  i5ooH  pour  l’en- 
tretien du  jardin  de  Vincennes  pendant  l’année  1695  et 

à compte  sur  1696  (3  p.) 520tt 

8 avril -2  décembre  : à luy,  à compte  dud.  entretien 

pendant  l’année  1696  (8  p.) 99°tt 

i5  janvier-2  décembre  : â Chevillard,  fontainier  de 
Vincennes,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  i6q5  et 

des  six  premiers  1696  (11  p.) 85ott 

i5  janvier-23  septembre  : à Lamy,  portier  du  jardin 
des  Thuilleries  du  côté  du  Pont-Royal,  pour  ses  gages 
des  trois  derniers  quartiers  1695  et  des  deux  premiers 

1696  (4  p.) 375« 

A Villeneuve,  autre  portier  dud.  jardin  du  côté  du 
Manège,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (â  p.) 

3 7 5*1 

A Dlchemin,  portier  de  la  porte  par  où  l’on  fait  voilu- 

rer  les  fumiers,  idem  (ù  p.) 3 7.5R 

22  janvier:  à M.  Séguin,  pour  estre  par  luy  distribuez 
â Henry  de  Lionne  et  François  Parmentier,  pour  le  soin 
qu’ils  ont  eu,  pendant  1C95  , de  balayer,  nettoyer,  allu- 
mer et  éteindre  le  feu  dans  les  salles  des  Académies 
d’architecture  et  de  sculpture,  et  autres  petits  services 

qu’ils  ont  rendus  ausd.  Académies ioott 

22  janvier-23  septembre  : à la  veuve Carbonnet, ayant 
l’entretien  de  la  haute  allée  des  maronniers  d’Inde  et 

9 
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piscéas  jusqu’à  la  moitié  du  fer  à cheval,  au  jardin  des 
Thuilleries,  pour  ses  gages  et  pour  le  loyer  de  la  maison 
qu’elle  occupe  à cause  dud.  entretien,  pendant  les  trois 
derniers  quartiers  160 5 et  les  deux  premiers  1606 

(5p.) 75o** 

29  janvier  : à François  Lavechef,  ayant  l’entretien  du 
jardin  et  parterre  devant  les  grottes  du  château  neuf  de 
Saint-Germain-en-Laye,  pour  led.  entretien  pendant  les 

trois  derniers  mois  1694 112**  103 

A luv,  ayant  celuy  des  canaux  et  collines  dud.  château 

neuf,  pour  son  entretien  pendant  idem 18**  i53 

A Claude  Marais,  veuve  de  Pierre  Patenostre,  con- 
cierge du  Chenil,  proche  le  Tripot 45** 

A Pierre  Bertin,  concierge  du  château  neuf.  1 1 8**  1 5’ 
A Gilles  Richard,  concierge  de  la  petite  écurie.  5o** 


A Soulaigre  , concierge  du  vieux  château  . . 56**  103 

A luy,  ayant  l’entretien  de  l’horloge 1 8**  1 53 

A Cleramboust,  portier  du  grand  parterre 90** 


A Estibnne  Treheux,  concierge  de  la  Surintendance.. 

5o** 

A Claude  Lefebvre,  concierge  de  la  maison  de  la  Re- 
ligion à Saint-Germain 5o** 

18  mars  : aux  jardiniers,  concierges  et  portiers  de 
Saint-Germain  cy  dessus  employez , pour  leurs  gages  du 

premier  quartier  i6g5 6io**  53 

1 3 may  : à eux , pour  leurs  gages  du  deuxième  quar- 
tier  6io**  53 

29  juillet  : à eux,  pour  leurs  gages  des  six  derniers 

mois  i6g5 1220**  103 

îâ  octobre  : à eux,  pour  leurs  gages  du  premier 

quartier  de  l’année  1G9G 610**  53 

5 février  : à Gabriel  Dorchemer,  dit  La  Tour,  ayant 
l’entretien  du  petit  jardin  de  la  Conciergerie  du  château 
de  Fontainebleau,  pour  ses  gages  des  quartiers  d’avril  et 

juillet  1696 22**  103 

A Jaques  Besnard,  ayant  celuy  du  jardin  de  l’hôtel 

d’Albret,  pour  ses  gages  idem 5o** 

A la  veuve  Vieuxpont,  ayant  celuy  du  jardin  potager  et 

ifruitier  du  jardin  neuf,  pour  idem 90** 

A Zabulon  Nivelon,  pour  le  nettoyement  du  jeu  du 
Mail , l’entretien  des  palissades  d’iceluy,  ensemble  les  ar- 
bres et  palissades  plantés  nouvellement  entre  les  canaux 

du  Chenil 54**  53 

A Voltigeant,  ayant  l’entretien  de  tous  les  batteaux 

apartenans  à S.  M.  sur  le  canal îoo** 

A Louis  Dubois,  concierge  du  logis  de  la  fontaine 
Bell  eau  et  des  écuries  de  la  Reyne,  autrefois  l’hôtel  de 
Roquelaure,  et  jardinier  des  jardins  endépendans,  pour 
ses  gages  de  concierge  et  de  jardinier 7 5*1 


A Jaques  Besnard,  ayant  la  charge  et  conciergerie  de 

l’hôtel  d’Albret 5o** 

A Louis  Dorchemer,  dit  La  Tour,  ayant  la  charge  du 
nettoyement  de  la  cour  des  fontaines  et  de  celle  de  l’O- 
valle,  celle  de  la  Conciergerie  et  les  deux  petites  cours 
à côté  du  Fer  à cheval,  avec  toutes  les  terrasses  du  châ- 
teau  200** 

A Toulet,  concierge  du  pavillon  où  loge  M.  le  Surin- 
tendant des  finances , pour  ses  gages  desd.  deux  quar- 
tiers, à condition  de  nettoyer  led.  pavillon,  cour  et  écu- 
rie   100** 

A la  veuve  Lasalle,  concierge  de  la  Surintendance 

des  bâtimens 100** 

A la  veuve  Charles  Gervais,  portière  du  parc.  . i5o** 
A Cosme  Petit,  portier  de  la  cour  du  Cheval  blanc.. 

100** 

A Gabriel  Dorchemer,  concierge  du  château,  pour 
avoir  soin  de  distribuer,  retirer  et  garder  les  clefs  de  tous 

les  logemens  dud.  château.  1 5o** 

4 mars  : aux  officiers  des  bâtiments  et  jardins  de  Fon- 
tainebleau cy-dessus  employés , pour  leurs  gages  à cause 
de  leurs  entretiens  du  quartier  de  janvier  1 693  et  du 

dernier  quartier  1695 1 2 ^1 1 **  i53 

2 1 octobre  1696-13  janvier  1697:0  eux , pour  leurs 
gages  pendant  l’année  1696,  y compris  la  veuve  Dubois, 
ayant  l’entretien  de  toutes  les  peintures  du  château,  à 

raison  de  6oo**  par  an  (3  p.) 2963**  103 

19  février  1696-13  janvier  1697  : au  sr  Tourole, 
garde  meuble  du  Roy,  ayant  la  charge  de  faire  tendre  et 
nettoyer  les  meubles  du  château  de  Fontainebleau  et 
veiller  à la  conservation  d’iceux,  pour  ses  gages  pendant 

- les  années  1 6g5  et  1696  (2  p.) 600** 

Aux  Religieux  de  la  très  sainte  Trinité  du  couvent 
fondé  à Fontainebleau,  pour  l’entretien  d’une  lampe 
d’argent,  garnie  de  ses  chaînons,  que  S.  M.  a donnée 
pour  brûler  nuit  et  jour  devant  le  Très  Saint  Sacrement 
de  l’autel , et  pour  la  fourniture  et  entretien  des  ornemens 
et  paremens  d’autel , linge  et  luminaire  pour  la  célébra- 
tion du  service  divin,  pour  les  années  i6g5  et  1696 

(2  p.) 6oo** 

A Nicolas  Thiery,  ayant  la  garde  et  conciergerie  du 
chenil,  tant  neuf  que  vieux,  de  Fontainebleau,  qui  est  à 
présent  la  petite  écurie,  pour  ses  gages  des  années  1695 

et  1696  (2  p.) 200*1 

A Desplats,  ayant  la  charge  de  garde  de  la  basse  cour 
des  cuisines,  pour  ses  gages  des  années  i6g5  et  1696 

(a  p.) 100** 

A Charles  Picault,  de  Dernault,  ayant  la  charge  de 
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garde  de  la  basse  cour  du  Cheval  blanc,  pour  ses  gages 

de  1695  et  1696  (2  p.) 

h mars  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier,  ayant  l’en- 
tretien de  l’orangerie,  de  toutes  les  palissades  du  parterre 
on  broderie  de  Saint-Germain,  parfait  payement  de 
g5ott,  dont  700**  pour  led.  entretien  pendant  les  six 
derniers  mois  1 6g5 , et  a5ott  pour  le  chauffage  de  lad. 

orangerie  pendant  l’hyver  dernier 5ott 

ier  avril- a3  décembre  : à luy,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  l’année  1696  (9  p.) 900^ 

1 5 mars  : à luy,  ayant  l’entretien  du  Boulingrin,  par- 
fait payement  de  1 00 a*1  pour  les  trois  derniers  quartiers 

1695,  à raison  de  i35ott  par  an io2tt  i5s 

i3  may -23  décembre  : à luy,  à compte  de  son  entre- 
tien dud.  Boulingrin  pendant  1696  (8p.) 720^ 

ier  avril-23  décembre:  à Pierre  et  François  le  Cous- 
tilué , ayant  l’entretien  du  jardin  du  pavillon  du  Val,  à 
compte  de  leur  entretien  pendant  1696  (9  p.)..  2700^ 
8 avril  1 696  - 1 3 janvier  1697  : à Julien  de  Bray, 
ayant  l’entretien  de  la  moitié  du  grand  parterre  du  Tibre 
à Fontainebleau,  pour  ses  gages  pendant  l’année  1696 

(10  p.) iooott 

A Gaspard  Guinteau,  de  Richemont,  ayant  l’autre 

moitié,  idem.  (îo  p.) 1000^ 

A Châtillon,  ayant  celuy  du  jardin  de  la  Reyne  et 
des  orangers  qui  y sont,  pour  son  entretien  pendant  1 696 

(10p.) 1 600N 

A Jaques  Grognet,  couvreur,  ayant  celuy  des  couver- 
tures d’ardoise  et  de  tuile,  pour  son  entretien  pendant 

1696  (11p.) 3iAott 

A la  veuve  Tisserand,  ayant  celuy  des  vitres,  pour  son 

entretien  pendant  1696  ( 10  p.) i5oott 

A Varin,  ayant  celuy  des  espaliers  du  parc,  pour  son 

entretien  pendant  1696  ( 10  p.) 97 

A Louis  Desboutz,  ayant  celuy  des  allées  du  parc,  pour 

son- entretien  pendant  1696  (10  p.) 2ioott 

A Pion  , ayant  le  soin  et  nourriture  des  carpes  et  di- 
gnes du  canal,  pour  son  entretien  pendant  1696  (10  p.) 

1 7 37++ 

A Couturier,  ayant  le  soin  et  entretien  des  fontaines, 

pour  ses  gages  pendant  1696  (10  p.) iooott 

Aux  Religieux  de  la  Charité  d’Avon,  pour  la  pension 
qui  leur  est  accordée  par  S.  M.  pour  la  subsistance  des 
malades,  pendant  l’année  1696  ( 10  p.).  .....  ig5oH 
i5  avril  : à la  veuve  Bellier,  ayant  l’entretien  du 
nouveau  jardin  on  gazon  de  Saint-Germain-en-Laye,  par- 
fait payement  de  1 287*+  103  pour  led.  entretien  pendant 
les  six  derniers  mois  1690  et  les  Irois  premiers  1696.  . 

337N 10* 


\oh 

i3  may-23  décembre  : à lad.  veuve  Bellier,  à compte 
de  son  entretien  pendant  les  trois  derniers  quartiers  1696 

(8  p.) 800» 

i5  avril  : à la  veuve  de  Jean  de  la  I.ande,  ayant  l’en- 
tretien du  grand  parterre  en  broderie  de  Saint-Germain 
et  allées  qui  le  composent,  parfait  payement  de  ioi2H 
pour  son  entretien  pendant  les  six  derniers  mois  1696 

et  trois  premiers  1696 j i2tt  10* 

i3  may  - a3  décembre  : à elle,  à compte  de  son  en- 
tretien pendant  les  trois  derniers  quartiers  1696  (9p.) 

720tt 

6 may  - 2 1 octobre  : au  s1  Le  Nostre,  ayant  l’entre- 
tien des  parterres  du  petit  jardin  à fleurs  et  des  palis- 
sades de  jasmins  d’Espagne  du  jardin  des  Thuilleries, 
à compte  dud.  entretien  pendant  l’année  1696  (6  p.).. 

»3ooott 

A Claude  Desgotz,  ayant  celuy  de  toutes  les  allées 
dud.  jardin  et  plants  d’arbres  avec  le  Fer  à cheval,  à 

compte  de  l’année  1696  (6  p.) i2  00tt 

A la  veuve  Masson,  Claude  et  Elisabeth  Lejuge,  ses 
deux  belles-sœurs,  ayant  celuy  du  petit  jardin  des  Thuil- 
leries, à compte  de  l’année  1696  (6p.) . goott 

6 mai  - 3 juin  : aux  filles  de  deffunt  Bouchard,  ayant 

celuy  des  orangers,  à compte  idem  (9  p. ) 1 20tt 

20  may  : à Claude  Thuillier,  portier  de  la  porte  du 
parc  au  bas  des  descentes  du  château  neuf  de  Saint- 

Germain,  pour  ses  gages  de  l’année  1695 75^ 

8 juillet  : à Goeren,  dit  La  Salle,  concierge  du  Val, 
pour  ses  gages  des  trois  premiers  mois  1696.  . . 3oott 

7 octobre  : à luy,  comme  portier  du  parc  de  Saint- 
Germain,  pour  lesd.  trois  premiers  mois  1696.  • • 1 7 5t1 

i5  juillet  - 4 novembre  : au  sr  Barrère,  concierge  du 
palais  du  Luxembourg,  pour  ses  gages  et  ceux  de  ses 
garçons  pendant  le  deuxième  et  troisième  quartier  1696 

(a  p.) 5ooti 

i5  juillet  - 21  octobre  : à Gabriel  Michel,  portier  de 
la  grande  porte  dud.  palais,  pour  ses  gages  pendant  le 

même  temps  (2  p.) i5ott 

A Claude  Sauvet,  autre  portier  de  la  grande  porte, 

pour  idem  ( 2 p.) i5ott 

A David  Tinemberg,  portier  de  la  grande  grille  du 

jardin  dud.  palais  (2  p.) i5ott 

A Jean  Tinemberg,  autre  portier  de  lad.  grille  (2  p.) 

i5ott 

A Julien  D es.j a rdins,  portier  de  la  basse  cour  (2  p. ) 

i5ott 

A Michel  Le  Duc,  portier  de  l’autre  basse  cour  (a  p.) 

i5oK 

1 5 juillet  - 1 5 novembre  : à Jubin,  jardinier,  pour 
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l’entretien  du  grand  parterre  du  jardin  et  de  la  partie 
dud.  jardin  entre  led.  parterre  et  le  bout  vers  la  rue 
Sainte-Anne,  du  jardin  particulier  de  feue  Madame  de 
Guise,  pour  lesd.  deuxième  et  troisième  quartiers  1696 
(2  p.) iooott 

15  juillet -A  novembre:  à la  veuve  Le  Maire  et  à 

Étienne  Le  Maire,  jardiniers,  pour  celui  du  plant  d’arbres 
dans  led.  jardin  à costé  du  grand  parterre  et  du  jardin 
particulier  de  feue  Mademoiselle,  pour  lesd.  deux  quar- 
tiers (2p.) 3oott 

16  septembre  : à Pierre  Binet,  portier  du  chateau 

neuf  de  Saint-Gennain,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages 
pendant  1695 7^ 

23  septembre  1696-13  janvier  1697  : à Gabriel 
Desbouts,  ayant  l’entretien  du  jardin  des  Pins  et  de  celuy 
de  l’Étang  à Fontainebleau,  parfait  payement  de  iAoott 
pour  ses  gages  des  années  1695  et  1696  (2  p.  ).  5oott 
A la  veuve  Girard,  plombier,  ayant  l’entretien  et 
rétablissement  de  tous  les  plombs  des  couvertures  dud. 
château  et  des  dépendances,  parfait  payement  de  1200** 
pour  ses  gages  des  années  i6g5  et  1696  (2p.)..  3oo** 
23  septembre  : à Jean  Belleteste,  garçon  jardinier, 
à compte  de  ses  gages  et  entretiens  des  orangers  du 
jardin  des  Thuilleries  pendant  les  six  derniers  mois 

1696 loott 

i3  janvier  1697  : à Châtillon,  pour  avoir  soin  de 
nettoyer  l’étang  et  les  canaux  du  jardin  des  Pins  et  du 
jardin  de  la  Fontaine,  et  faire  en  sorte  que  l’eau  ne  se 

perde,  pour  ses  gages  pendant  1696 200tt 

Au  sr  Dupont  et  à Jeronime  Dupont,  sa  fille  aînée, 
reçeue  en  survivance,  par  forme  de  pension,  à cause  de 
l’entretien  de  la  vollièrc  qu’il  avoil  avant  qu’elle  fût 

convertie  en  orangerie,  pendant  1696 6oott 

3 février  1696  : au  sieur  de  la  Chevalleraye,  con- 
cierge du  château  de  Madrid,  pour  ses  gages  pendant 

l’année  1696 i5ott 

Somme  de  ce  chapitre..  ....  ^17868^  53” 
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5 juin  1697  s à Jaques  ThuRet,  horlogeur,  retenu 
pour  entretenir  toutes  les  pendules  des  Bâtimens,  tant  à 
Paris  qu’à  Versailles,  pour  ses  gages  de  l’année  1696.  . 

, 3oo** 

2 A aoust  : au  sr  Coquaht  de  la  Motte,  Conseiller  du 
Boy  en  ses  Conseils,  intendant  et  ordonnateur  ancien 
des  Bâtimens,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages  pendant 

l’année  1696  A5oo** 

Au  sr  Mansaht,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils, 


intendant  et  ordonnateur  alternatif,  pour  idem..  A665rt 
Au  sr  Essaies,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils, 

intendant  et  ordonnateur  triennal,  idem A500*4 

Au  sr  Le  Nostre,  contrôleur  général  ancien  desd.  Bà- 

timens,  pour  idem Ao8ott  1 8’  g15 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général  alternatif  desd.  Bâ- 
timens , pour  idem A 1 2 5** 

Au  sr  Lefebvre,  contrôleur  général  triennal  desd.  Bâ- 
timens, pour  idem Ai  33** 

Au  sr  Le  Besgue,  trésorier  général,  3i5o**  pour 
trois  quartiers  de  ses  gages  de  la  charge  de  trésorier 
général  alternatif  et  de  la  moitié  de  celle  de  trésorier 
général  ancien,  et  3oo**  pour  ceux  de  ses  premiers 

commis 3A5o« 

A luy,  pour  deux  quartiers  de  6000**  de  taxations 
fixes  et  héréditaires,  créées  par  édit  du  mois  de  janvier 
1696  et  à luy  attribuées  par  led.  édit  au  moyen  de  la 
finance  par  luy  payée,  et  ce  pour  l’année  1696.  3ooo** 
Au  sr  Durey,  trésorier  général,  3i5o**  pour  trois 
quartiers  de  ses  gages  de  la  charge  de  trésorier  général 
triennal  et  de  la  moitié  de  celle  de  trésorier  général 
ancien,  et  3oott  pour  ceux  de  ses  premiers  commis.» . . 

3A5o» 

A luy,  pour  deux  quartiers  de  6ooo**  de  taxations  fixes 

et  héréditaires 3ooo** 

Au  sr  François  Francines,  intendant  de  la  conduite  et 
mouvement  des  eaux  et  fontaines  de  S.  M. , savoir: 
2 25ott  pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmentation 
d’iceux  en  lad.  qualité,  7000**  à cause  de  l’entretien  des 
fontaines  de  Rungis,  palais  du  Luxembourg,  Croix-du- 
Tiroir  et  château  du  Louvre,  et  8oott  pour  l’entretien  des 
fontaines  et  grottes  des  châteaux  de  Saint-Germain-en- 

Laye  pendant  lad.  année îoobo** 

ÉTAT  PARTICULIER. 

Au  s'  de  la  Hyre  , professeur  de  l’Académie  d’archi- 
tecture établie  au  Louïre  pour  y tenir  les  Conférences  et 
y enseigner  publiquement,  pour  ses  gages  pendant  lad. 


année  1696 '•  * 1200** 

Au  sr  Mansart,  architecte,  pour  ses  gages  de  l’année 

1696 - îooott 

Aü  sr  Dokbay,  autre  architecte,  idem.  ......  îooo** 

Au  sf  de  Cotte,  autre  architecte,  idem . . ....  2Aoo** 

Au  sr  FéliBien,  historiographe  désdits  Bàlirüens, 

idem 1200*1 

A Noël  Coypel,  peintre  200** 

A Bailly,  peintre  en  miniature 200** 

A Friquët,  autre  peintre  . 200** 

A Jean-François  Félibien,  ayant  la  garde  des  figures 
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qui  sont  dans  le  magasin  des  antiques  placé  au  Louvre, 


pour  ses  gages Aoo** 

A François  Girardon,  sculpteur,  idem 200** 

A Corneille  Vanclève,  autre,  idem i5o** 

A Thomas  Renaudin,  autre,  idem i5o** 

A Antoine  Coisvox,  autre,  idem 200** 

A Pierre  Legros,  autre,  idem i5o** 

A Baptiste  Tury,  autre,  idem 200** 

A Pierre  Mazeline,  autre,  idem i5o** 

A Jean  Cuvillier,  marbrier,  idem 3ott 

A Hubert  Misson,  autre,  idem 3o** 

A Dominico  Cucci,  qui  fait  toutes  les  garnitures  de 
bronze  doré  des  portes  et  croisées  des  maisons  royales 

idem 6o** 

A Le  Clerc,  graveur,  pour  ses  gages îoo1* 


A Goiton,  imprimeur  en  taille-douce,  idem.  . . ioott 
A Claude  Tricot,  maître  des  œuvres  de  maçonnerie 
des  Bâtimens  du  Roy,  tant  pour  ses  gages  anciens 


qu’ augmentation  d’iceux 6oo** 

A Paul- Mathieu  Poisson,  maître  des  œuvres  de 
charpenterie,  pour  avoir  l’œil  sur  tous  les  charpentiers, 

idem. . 6oo** 

A Jean  Dorbay,  maçon,  idem ; 3o+* 

A Jacques  Masière,  autre,  idem 3o** 

A Pierre  Thevenot,  autre,  idem 3o** 

A Pierre  Le  Maistre,  autre,  idem 3o** 

A Gérard  Marcou,  autre,  idem 3ott 

A Jean  Mallet,  charpentier,  idem 3o** 

A Michel  Remy,  menuisier,  idem 3o** 

A Pierre  Vkydeau,  antre,  idem. 3o** 

A Antoine  Rivet,  autre,  idem 3ott 

A Pierre  Roger,  serrurier,  idem 3o** 

A André-Charles  Boule,  ébéniste,  idem 3o** 

A Jean  Oppenordt,  autre,  idem 3ott 

A Gabriel  Janson,  vitrier,  idem 3ott 

A Bernard  Lespinouze,  autre,  idem 3o** 

A Jacques  Lucas,  plombier,  idem 3o** 

A Louis  Regnouf,  paveur,  idem 3o** 

A Bon  Briot,  miroitier,  idem 3ott 

A Guillaume  Desauziers,  peintre  et  doreur,  id.  3o** 

A Masselin,  chaudronnier,  idem 3ott 

A Padelain  et  Varisse,  ramonneurs  de  cheminées, 
à 3o**  chacun 60** 


A Armand -Claude  Mollet,  jardinier,  retenu  pour 


travailler  aux  dessins  des  parterres  et  des  jardins  de 
S.  M.  lorsqu’il  sera  commandé,  pour  ses  gages..  . 5oo** 
Au  commis  du  sr  Essains,  intendant  des  Bâtiments 

en  exercice 6oo** 

Au  commis  du  sr  Gabriel,  contrôleur  général  en 

exercice 6oo** 

A René  Séguin,  concierge  du  château  du  Louvre, 
pour  tenir  nettes  toutes  les  grandes  et  petites  galleries, 
les  ouvrir  et  fermer,  pour  ses  gages  tant  anciens  que 

nouveaux îoo** 

A Duclos,  concierge  du  Collège  de  France,  pour 

deux  quartiers  de  ses  gages 2 5** 

A Henry  Soulaigre,  portier  du  vieux  château  de 
Saint-Germain,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages..  76** 

A Louis  Poisson,  peintre,  pour  ses  gages 3o** 

A Jacques  Barbier,  maçon,  idem 3o** 

A Jean-Jacques  Aubert,  charpentier,  idem 3o** 

A Rvoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  autre,  idem.  3o** 

A François  Millot,  menuisier,  idem 3o** 

A Louis  Piot,  serrurier,  idem 3o** 

Au  sr  de  G arsault,  concierge  du  château  de  Saint- 

Léger,  pour  deux  quartiers  de  ses  gages aa5tt 

Ausr  Avé  Bourgeon,  garde  des  fontaines  dePougues, 

pour  trois  quartiers  de  ses  gages 76** 

A Gaulard,  concierge  de  l’hôtel  des  ambassadeurs 

extiaordinaires,  pour  ses  gages ioott 

A luy,  pour  l’entretenement  d’un  jardinier  et  d’un 

portier i5ott 

A la  veuve  d’EsriENNE  Yvon,  couvreur,  pour  ses  gages 

3o* 

A André  Le  Nostre,  retenu  pour  travailler  aux  des- 
seins des  parterres  et  des  jardins  de  S.  M.  lorsqu’il  sera 

commandé 1200^ 

ier  avril- a3  décembre  : à nous,  pour  nos  gages  à 
cause  de  nostred.  charge  de  Surintendant  et  Ordonna- 
teur Général  des  bâtimens,  jardins,  arts  et  manufactures 
de  S.  M.,  et  pensions  attribuées  et  unies  à icelle,  pendant 

la  présente  année  (A  p. ) 27200** 

20  may  : au  sr  marquis  de  Saint-Hérent,  capitaine  et 
conciergé  du  château  de  Fontainebleau , pour  ses  gages 
pendant  la  présente  année  1696,  outre  1200**  employez 
dans  l’état  du  Roy  de  la  Maîtrise  de  Melun  et  de  Fon- 
tainebleau  38oo** 

Somme  de  ce  chapitre..  ..  96763^*  1 8®  9d 
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RECETTE1. 


a3  décembre  1696  : de  M*  Pierre  Grcyn,  trésorier 
royal,  la  somme  d’un  million  de  livres  pour  employer 
au  payement  des  dépenses  que  S.  M.  a ordonné  estre 
faites  pour  ses  bâtimens  pendant  l’année  1697,  et  8333** 
6S  8d  pour  les  taxations  dud.  trésorier,  à raison  de  2d 

pour  livre ioo8333tt  65  8d 

h janvier  1697  : ^e  IUY»  ii5oo**  pour  délivrer  au 
s1'  Mansart,  sçavoir:  10000**  en  considération  de  l’in- 
spection générale  que  le  Roy  lui  a donnée  sur  ses  bâti- 
mens pendant  1696,  i5oo**  pour  les  appointements  de 
son  commis  pendant  idem , et  9b**  i6s  8d  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier . 11 5p 5+t  1 65  8d 

De  luy,  12000**  pour  délivrer  au  sr  Deville,  sça- 
voir : 6000*+  par  gratification,  en  considération  du  soin 
qu’il  a pris  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seine  pen- 
dant l’année  dernière  1696,  et  6000**  de  pension  extra- 
ordinaire que  S.  M.  luy  a accordée  pendant  la  même 
année,  et  îoo**  pour  les  taxations  du  trésorier.  12100** 
De  luy,  booo**  pour  délivrer  à Monseigneur  l’arche- 
vêque de  Rouen  pour  une  année,  esclnie  le  3o  décembre 
1696,  du  loyer  de  deux  maisons  à luy  apartcnantes  rue 
Vivien  à Paris,  occupées  par  la  bibliothèque  de  S.  M.,  et 
h 1**  i3s  UA  pour  les  taxations  du  trésorier.  bo&i**  i35  hA 
De  luy,  3ooo**  pour  délivrer  au  sr  Le  Nostre,  par 
gratification,  en  considération  du  service  qu’il  a rendu 
dans  les  bâtimens  pendant  l’année  dernière  1696,  et 

2 b**  pour  les  taxations  du  trésorier  . 3o2.b** 

De  luy,  6oott  pour  délivrer  au  sr  Jourdan,  cy-devant 
inspecteur  dans  les  bâLimens  et  jardins  de  Versailles, 
pour  la  pension  que  S.  M.  luy  a accordée  en  considéra^- 
lion  des  longs  services  qu’il  a rendus  en  cette  qualité  et 
qu’il  n’est  plus  en  état  de  continuer  à cause  de  son  in- 
firmité, et  b**  pour  les  taxations  du  trésorier  ....  60  b** 
De  luy,  âoo**  pour  délivrer  au  nommé  Chatillon, 
jardinier  de  l’orangerie  du  château  de  Fontainebleau, 
par  gratification , en  considération  du  soin  qu’il  a eu  des 
orangers  de  S.  M.  pendant  l’année  dernière  1696,  et 
3**  6S  8d  pour  les  taxations  du  trésorier 4o3**  6S  8d 

1 En  tête  de  la  première  page , et  avant  le  titre , on  lit  cette 

note  : «M.  Durey  de  Vieuxcour,  trésorier  en  exercice. n 


19  janvier  : de  luy,  37 5++  pour  délivrer  au  sr  Ri- 
chomme,  prieur  curé  de  Croissy-la-Garenne  prèz  Saint- 
Germain-en-Laye , pour  son  indemnité,  pendant  l’année 
1 696 , de  la  non  jouissance  des  dixmes  sur  les  terres 
acquises  au  nom  du  Roy  dans  lad.  paroisse,  et  3**  9S  6d 

pour  les  taxations  du  trésorier 378*1  2S  6d 

De  luy,  684+t  b1  pour  délivrer  au  sr  curé  de  Marly, 
sçavoir  : 210**  pour  la  non  jouissance,  pendant  l’année 
dernière  1696,  de  75  arpens  de  pré  compris  dans  le 
fond  de  Marly,  et  £7/1**  bs  pour  la  non  jouissance,  pen- 
dant lad.  année,  de  la  dixme  des  terres  labourables  de 
lad.  cure  que  le  Roy  a fait  planter  en  bois,  y compris  la 
dixme  du  troupeau  du  Trou  d’Enfer,  et  b**  1 âs  pour  les 

taxations  du  trésorier 689**  1 9’ 

17  janvier  : de  luy,  16290**  pour  délivrer  au  nommé 
Derbais,  marbrier,  pour  son  payement  de  3 figures  de 
marbre  blanc,  16  bustes  de  marbre  blanc,  12  testes  de 
marbre  blanc,  une  figure  de  bronze  représentant  le 
Gladiateur  moulé  sur  l’antique,  et  â 0 scabellons  de 
marbre  de  rance  et  blanc  et  noir,  qu’il  a livrez  pour  le 
service  du  Roy  en  1682,  et  i35**  ib‘  pour  les  taxations 

du  trésorier2 1 64 a 5*+  1 5S 

23  janvier:  de  luy,  20000**  pour  employer  au  paye- 
ment de  cent  miliers  de  plomb  qui  a esté  achepté  â 
Rouen  pour  les  bâtimens  du  Roy,  et  166**  i3s  âd  pour 

les  taxations  du  trésorier 20166**  i3s  hA 

De  luy,  â.3o6**  pour  délivrer  aux  abbé  et  Religieux 
de  Sainte -Geneviefve- au -Mont  de  Paris,  pour  la  non 
jouissanco,  pendant  169b  et  1696,  des  terres  et  prez,  et 
indemnité  des  dixmes  apartenans  au  prieuré  de  Choisv- 
aux-Bœufs,  enfermez  dans  les  anciens  et  nouveaux  murs 
du  parc  de  Versailles,  et  33**  17’  pour  les  taxations  du 

trésorier.  â339**  i7s 

26  janvier:  de  luy,  2000**  pour  délivrer  au  sr  Morlet, 
par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a pris 
des  plants  d’arbres  des  jardins  et  avenues  des  maisons 
royales  pendant  l’année  dernière  1696,  et  i6**i3sâd 
pour  les  taxations  du  trésorier..  .......  2016**  i3s  hd 

2 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  payant 
âooo**.r 
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De  Itiy,  1000*  pour  délivrer  au  sr  Ballon  fils,  par 
gratification  pour  1696,  en  considération  des  services 
que  feu  son  père  a rendu  dans  les  planls  d’arbres  des 
jardins  et  avenues  des  maisons  royalles,  et  8*  6S  8d  pour 

les  taxations  du  trésorier 1008*  6S  8J 

De  luv,  4 00*  pour  délivrer  au  sr  Soulaigre,  concierge 
du  vieux  château  de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  son 
remboursement  des  dépenses  qu’il  a faites  pour  faire 
nettoyer  dans  les  apparlemens  et  cours  dud.  château 
pendant  l’année  1696  que  le  roy  et  la  reyne  d’Angle- 
terre y ont  logé  * et  3*  6*  8J  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier   » 4o3*  6*  8d 

De  luy,  260*  pour  délivrer  au  nommé  Angrou,  dit 
Poulet,  ancien  fontainier  de  Clioisy,  par  gratification 
pendant  les  trois  derniers  mois  i6g5  et  l’année  1696, 
à raison  de  200*  par  an,  et  2*  1*  8d  pour  les  taxations 

du  trésorier  ....  * 2 5 2*  1 5 8d 

3o  janvier  : de  luy,  1 5oo*  pour  délivrer  au  sr  Mksmyn  , 
par  gratification,  en  considération  du  soin  extraordi- 
naire qu’il  a pris  des  tableaux  du  Roy  pendant  l’année 
dernière  1696,  et  12*10*  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier  1 5i  2*  1 0* 

De  luy,  8oott  pour  délivrer  à Jean  Massagati  et 
Palmarin  Palmarini,  anciens  gondolliers  Vénitiens,  par 
gratification,  en  considération  du  service  qu’ils  ont 
rendu  sur  le  canal  de  Versailles  pendant  l’année  der- 
nière 1696,  et  6*i3*4d  pour  les  taxations  du  tréso- 
rier..   806*  1 3S  3d 

9 février:  de  luy,  1200*  pour  délivrer  au  sr  Coypel 
le  fils,  peintre,  pour,  avec  i4oo*  qu’il  a cy-devant 
reçeus,  faire  le  parfait  payement  de  2600*  pour  huit 
tableaux  qu’il  a faits  et  livrez  pour  le  service  du  Roy, 
posez  tant  au  château  de  Trianon  et  à la  paroisse  de 
Versailles  qu’à  l’autel  do  la  chapelle  de  Sainte-Candide 
de  l’église  de  Saint-Cir,  et  10*  pour  les  taxations  du 

trésorier1 i2iott 

De  luy,  6433*  10’  pour  délivrer  au  sr  Le  Gras,  curé 
de  la  paroisse  de  Notre-Dame  de  Chalou,  pour,  avec 
i5o*  qu’il  a reçeu  à compte,  faire  celle  de  6583*  101 
que  S.  M.  luy  a accordée  pour  la  non  jouissance,  depuis 
et  compris  l’année  1676  jusqu’à  la  fin  de  l’année  1696, 
des  dixmes  novalles 2 qu’il  avoit  droit  de  prendre  sur  4 18 
arpens  de  terres  labourables  qui  sont  occupées  par  les 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
Goo*.» 

2 Le  mot  novales  se  disait,  dans  l’ancien  droit,  des  terres 
nouvellement  défrichées  et  mises  en  labour,  puis,  par  exten- 
sion, il  s’est  appliqué  aux  dîmes  levées  sur  ces  terres.  ( Dict. 
de  Trévoux.) 


plants  que  le  Roy  a fait  faire  depuis  l’année  1666  dans 
la  plaine  de  Vézinet,  à raison  de  3i3*  105  pour  chacune 
année,  et  53*  1 is  3d  pour  les  taxations  du  trésorier3.  . . 

0487*2*  3d 

De  luy,  922*6*  pour  délivrer  au  curé  de  Bougival, 
pour  la  non  jouissance  et  l’indemnité  de  la  dixme  qu’il 
avoit  droit  de  lever  sur  les  hérittages  qui  sont  occupez 
par  les  travaux  que  S.  M.  a fait  faire  à la  Machine  de  la 
rivière  de  Seyne,  et  7*  i3*  8d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier  92  9*i85  8d 

i4  février:  de  luy,  600*  pour  délivrer  à la  veuve  du 
nommé  Marchand , fermière  de  la  ferme  de  Bougival, 
pour  la  non  jouissance  pendant  cinq  années,  finies  le 
dernier  décembre  1690,  de  six  arpens  de  prez  sçituez 
dans  l’isle  Laloge  et  l’isle  Gautier,  occupez  par  les  tra- 
vaux de  la  Machine,  à raison  de  120*  par  an,  qui  est 

5o*  par  arpent,  et  5*  pour  les  taxations 600* 

De  luy,  6io5*8*7d  pour  délivrer  aux  nommez 
Lelong  et  Martin,  couvreurs,  pour  leur  parfait  paye- 
ment des  ouvrages  de  couverture  qu’ils  ont  faits  tant 
au  château  de  Vincennes  et  à la  maison  des  Gobelins 
qu’aux  grandes  écuries  à Versailles  et  à Clagny,  depuis 
l’année  1 683  jusqu’en  1691,  et  5o*i7*8d  pour  les 

taxations4 61 56*  5’  3d 

20  février:  de  luy,  6744*17*  nd  pour  délivrer  au 
nommé  Rouiller  , serrurier,  pour  son  parfait  payement 
des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de 
Saint-Germain-en-Laye  pendant  les  années  1682  et  1 683, 
et  56*  4*  2d  pour  les  taxations  du  trésorier5.  680 1*  2*  id 
De  luy,  54o*  pour  délivrer  au  nommé  Friquet, 
peintre,  pour  son  payement  d’un  tableau  de  5 pieds  1/2 
de  haut  sur  4 pieds  1/2  de  large,  qu’il  a posé  en  i683 
à la  chapelle  de  la  petite  écurie  du  Roy  à Versailles, 
représentant  la  Nativité,  et  4*  1 o*  pour  les  taxations  du 

trésorier6 544*  io! 

2 mars  : de  luy,  i426*  1*  pour  délivrer  au  curé  de  la 
paroisse  de  Saint-Pierre  de  la  Selle-lès-Saint-Cloud , pour 
trois  années  de  non  jouissance  et  pour  l’indemnité  de  sa 
part  des  grosses  dixmes  qu’il  avoit  droit  de  prendre, 
conjointement  avec  les  Religieux  de  Saint-Germain -des- 
Prez,  sur  1 3g  arpens  96  perches  de  terres  labourables 
et  vignes  qui  sont  occupées  par  les  travaux  que  le  Roy 

s E11  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

4 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
2000*.» 

s En  marge  : «En  rentes  viagères.» 

6 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
36o*.» 
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a fait  faire  dans  l’estendue  de  lad.  paroisse,  et  1 i*t  1 7’  8d 
pour  les  taxations  du  trésorier1 i437tt  18’  8'1 

De  luy,  1 3 8*  pour  délivrer  au  curé  de  la  pa- 
roisse Saint-Martin  de  Louvetiennes , pour  les  non 
jouissances  et  l’indemnité  de  la  dixme  novalle  qu’il  avait 
droit  de  prendre  sur  partie  des  hérittages  occupez  par 
les  travaux  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne  et  par 
l’emplacement  du  grand  aqueduc  que  le  Roy  a fait  faire 
sur  les  hauteurs  de  Marly,  et  1 6S  7d  pour  les  taxations 
du  trésorier2 1 370^  1 4S  7‘1 

h mars  : de  luy,  4ooott  pour  délivrer  au  nommé 
Theodox,  sculpteur,  pour  ses  apointements  pendant 
deux  années,  finies  le  t"  octobre  1690,  qu’il  a travaillé 
pour  le  service  de  S.  M.  dans  l’Académie  royalle  de 
peinture,  sculpture  et  architecture  entretenue  à Rome 
par  S.  M.,  à raison  de  20oott  par  an,  et  33tt  6S  8d  poul- 
ies taxations  du  trésorier3 4o33H  6“  8d 

9 mars:  de  luy,  6178^  9*  pour  employer  au  rem- 
boursement tant  du  fonds  et  de  la  non  jouissance  des 
héritages  occupez  par  les  travaux  de  la  Machine  de  la 
rivière  de  Seyne  et  environs  d’icelle,  que  de  la  non 
jouissance  des  terres  qui  ont  esté  occupées  par  les  troupes 
qui  ont  travaillé  à la  pièce  d’eau  de  Louvetiennes, 

et  5itt9s  9'1  pour  les  taxations  du  trésorier 

6a2  9tt  1 8S  9d 

10  mars  : de  luy,  6226^  9’ 6d  pour  délivrer  au 

nommé  Nivet,  menuisier,  pour  son  parfait  payement 
des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de 
Marly  et  à Meudon  pendant  1696,  et  5itt  17’  7d  poul- 
ies taxations4 6277!+  7’ 

16  mars:  de  luy,  905  itt  55  pour  délivrer  au  nommé 
Dupont,  tapissier,  pour  son  parfait  payement  de  32  tapis 
et  6 couvertures  de  formes  de  laine,  ouvrages  de  la 
Savonnerie , qu’il  a fournis  au  garde-meuble  de  la  Cou- 
ronne depuis  l’année  1673  jusqu’en  1 G83 , et  75^  8S  r]i 
pour  les  taxations  du  trésorier5 91 26^  i3s  6d 

16  mars  : de  luy,  286tt95  2d  pour  délivrer  aud. 
Dupont,  pour  son  payement  d’un  dessus  de  forme  et 
d’un  dessus  de  tabouret  de  laine,  ouvrage  de  la  Savon- 
nerie, qu’il  a livré  aud.  garde-meuble  au  mois  d’octobre 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages. n 

2 Idem. 

5 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
1 000H.îi 

4 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner. 

5 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 

3oooH.i5 


Wt 

dernier,  conlenans  1 aune  1/2  1 /6e  5/72®  carrez  en 
superficie,  à i65tt  l’aune,  et  2tt  7’  9d  pour  les  taxations 

du  trésorier 288^  16*  nd 

18  mars  : de  luy,  5oood  pour  délivrer  au  nommé 
Regnouf,  paveur,  pour  son  parfait  payement  des  ou- 
vrages de  pavé  qu’il  a faits  aux  châteaux  de  Versailles, 
Marly,  Meudon  en  1696,  et  4itt  i3sAd  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier 6 5oAitt  i35  4d 

De  luy,  âgoott  pour  délivrer  au  nommé  Ducors, 
menuisier,  pour  son  parfait  payement  des  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  tant  au  château  de  Versailles 
qu’à  Trianon  pendant  l’année  dernière,  et  4otti6’8d 

pour  les  taxations  du  trésorier7 âqâott  i6s  8d 

2 3 mars  : de  luy,  7/118^  i3s  pour  employer  au  paye- 
ment du  fonds  et  non  jouissances  des  héritages  occupez 
par  les  travaux  que  le  Roy  a fait  faire  à la  butte  de 
Montboron  et  aux  environs,  et  6itt  i6s  iid  pour  les 

taxations  du  trésorier 7680^  9"  1 id 

De  luy,  920^  7*  8d  pour  délivrer  à la  veuve  Aularge, 
entrepreneur,  pour  son  payement  des  ouvrages  de  ma- 
çonnerie qu’il  a faits  tant  aux  écuries  du  Roy  à Versailles 
qu’au  petit  parc  en  1G82  et  i684,  et  7tti3s4dpour 

les  taxations  du  trésorier8 9281+1’ 

4 avril  : de  luy,  22062*+ 10’  iod  pour  délivrer  aux 
héritiers  Maujan,  menuisier,  pour  leur  parfait  payement 
des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  pour  le  Roy 
depuis  iG34  jusqu’en  1657,  et  i83^  i5’  pour  les  taxa- 


tions9  » 2 2 236tt5’lOd 

1 3 avril  : de  luy,  2088++ 10’ 4d  pour  délivrer  au 


nommé  J ans,  tapissier  aux  Gohelins,  pour  son  payement 
de  5 aunes  7 bâtons  1 5/ 1 6e  d’ouvrage  de  haute-lisse 
qu’il  a fait  en  1 69 5 et  1696  sur  deux  pièces  achevées 
de  la  deuxième  tenture  des  Arabesques  de  Raphaël,  à 
raison  de  38ott  faune  carrée,  et  17**  85  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier19 2io5+t  18’ 4d 

17  avril  : de  luy,  9078*+  pour  délivrer  au  nommé 
Raptiste  Turv,  sculpteur,  pour  son  parfait  payement  des 
ouvrages  de  sculpture  qu’il  a faits  pour  le  Roy  tant  aux 
grottes  et  terrasses  du  château  neuf  de  Saint-Germain- 
en-Laye  qu’au  château  de  Versailles  depuis  l’année 

6 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien  payer 
au  Trésor  royal. » 

7 Idem. 

8 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
payer,  v 

9 Idem. 

10  En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
6oo,t.îi 
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i664  jusqu’à  présent,  et  75++  nE  8d  pour  les  taxations 

du  trésorier1 9 1 5 3++  1 is  8d 

De  luy,  6472+1  8S  iod  pour  délivrer  au  nommé  Vallée, 
terrassier,  pour  son  parfait  payement  des  fouilles  et 
transports  de  terre  qu’il  a faits  en  1 683  tant  pour  la 
construction  des  rigolles  et  autres  ouvrages  prez  et  au- 
tour de  l’étang  de  Trapes  et  pour  l’élargissement  de  la 
rigolle  de  l’étang  de  Saclay  jusqu’au  moulin,  que  pour 
le  réservoir  de  la  Geurinière,  et  53++  i8s  4d  pour  les 

taxations  du  trésorier2  652  6++  7*  2d 

5 may  : de  luy,  1 1 83++  6S  pour  délivrer  au  sv  Martinot, 
pour  son  parfait  payement  de  l’horloge  qu’il  a fait  et 
posé  à Chambord  en  i683,  et  9++  173  2d  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier3 11 93++  3S  2d 

De  luy,  5i8++  pour  délivrer  au  nommé  La  vigne, 
maçon,  demeurant  au  hameau  de  Saint-Antoine  du  Buis- 
son, pour  son  remboursement  de  la  meilleure  partie  de 
sa  maison  et  de  trois  perches  et  demie  de  terre  de  son 
jardin  sur  lesquelles  il  y a des  arbres  fruitiers,  que  le 
Roy  fait  prendre  pour  l’élargissement  du  chemin  de 
Versailles  à Marly,  depuis  la  chapelle  Saint-Antoine  du 
Buisson  jusqu’à  l’encognure  du  parc  de  Versailles,  et 
4++  6S  4d  pour  les  taxations  du  trésorier.  ...  622++  6S  4d 
De  luy,  620++  pour  délivrer  au  nommé  Marigault, 
habitant  du  hameau  de  Saint-Antoine  du  Buisson,  pour 
son  remboursement  de  la  meilleure  partie  de  sa  maison , 
et  de  quinze  perches  de  terre  de  son  jardin  sur  lesquelles 
il  y a des  arbres  fruitiers,  que  le  Roy  fait  prendre  pour 
l’élargissement  du  susdit  chemin  depuis  la  maison  d’An- 
deville  jusqu’à  la  chapelle  Saint-Antoine , et  5++  3S  4d  pour 

les  taxations 62  5++  3S  4d 

De  luy,  964++  pour  délivrer  aux  propriétaires  des 
héritages  qui  sont  occupez  par  les  bâtimens , basse 
cour  et  jardin  de  Maintenon,  et  par  le  nouveau  chemin 
que  le  Roy  a fait  faire  proche  le  moulin  qui  conduit  de 
Maintenon  au  village  de  Pierres,  pour  leur  rembourse- 
ment tant  du  fonds  que  de  la  non  jouissance  desd.  hé- 

riltages,  et  8++  8d  pour  les  taxations 972++  8d 

8 may  : de  luy,  4171*+  121  7d,  dont  4 1 37  ++  3S  id  pour 
délivrer  aux  nommez  Beauté  et  Leroux  pour  leur  par- 
fait payement  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

2 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
245on.» 

3 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
6oo*+.» 
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faits  aux  châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye  et  de 
Marly  en  1 684  et  i685,  et  34++ 9’  6d  pour  les  taxations 

du  trésorier'1 4 17 1++  1 2S  7d 

24  may  : de  luy,  i5oo++  pour  délivrer  à Antoine 
Trumel,  jardinier,  pour  la  pension  que  S.  M.  luy  a 
accordée,  pendant  1696,  et  12++  ios  pour  les  taxations 

du  trésorier i5i2++io5 

De  luy,  5456++  6S  6d  pour  délivrer  à la  veuve  et  héri- 
tiers Lavigne,  pour  son  parfait  payement  des  ouvrages 
de  glaise  qu’il  a faits  pour  le  service  du  Roy,  en  i685, 
1686  et  1687,  aux  deux  réservoirs  du  Parc-an x-cerfs 
et  derrière  les  murs  de  l’étang  de  Roquancourt,  et 

45++  9“  4d  pour  les  taxations5 55oi+*  i5*9d 

8 may  : de  luy,  3ooo++  pour  délivrer  aux  prestres  de 
la  Mission  établis  à Fontainebleau,  pour  leur  subsistance 
et  enlretennement  pendant  les  six  premiers  mois  de  la 
présente  année  1697,  y compris  les  taxations.  . 3ooo++ 
27  may  : de  luy,  42 3 1 ++  7’  8d  pour  délivrer  aux  nom- 
mez Clément  et  Perrault,  pour  leur  parfait  payement 
des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  à Fontaine- 
bleau en  1 685 , 1686  et  1687,  et  35++  5S  2d  pour  les 

taxations 6 4266++ 12“  iod 

ier  juin  : de  luy,  3879++  4d  pour  délivrer  à la  veuve 
et  héritiers  d’EsTiENNE  Yvon,  couvreur,  pour  le  parfait 
payement  des  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  poul- 
ie service  du  Roy,  tant  au  château  de  Versailles  qu’autres 
endroits  depuis  1 685  jusqu’à  présent,  et  32++  6S  6d  poul- 
ies taxations  du  trésorier7 391 1++  6S  iod 

De  luy,  18000++  à compte  des  conduites  de  tuiaux  de 
fer  de  fonte  de  18  pouces  qui  doivent  estre  posez  à 

Marly,  et  i5o++  pour  les  taxations8 i8i5o++ 

i5  juin  : de  luy,  200++  pour  délivrer  au  nommé 
Lambert,  compagnon  fontainier  à Versailles,  par  gratifi- 
cation , en  considération  de  ses  longs  services  et  de  la 
maladie  qu’il  a eu  cet  hiver,  et  33s  4d  pour  les  taxations 

201+t  i3s  4d 

19  juin  : de  luy,  371  o++  1 8S  9e1  pour  délivrer  au 
nommé  David,  serrurier,  pour  son  parfait  payement 
des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  bâtiment  de 

4 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
payer.» 

5 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  payant 
2000++.» 

0 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

7 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
60011.» 

8 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien  payer.» 

10 
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Saint-Cir  en  1 685  et  1686,  et  3o+t  1 S3  6d  pour  les 
taxations1 3 7 1 17’  3d 

26  juin  : de  luy,  3i88*+7snd  pour  délivrer  au 
nommé  Choquart,  serrurier,  pour  son  parfait  payement 
des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  pour  le  service 
du  Roy  en  la  dépendance  du  château  de  Versailles  depuis 
l’année  1 683  jusqu’à  présent,  et  26++iis  6d  pour  les 
taxations  du  trésorier2 32i6*+  i gs  3d 

De  luy,  27060'+  pour  employer  à compte  de  l’achat 
du  plomb  qui  est  nécessaire  pour  les  bâtiments  du  Roy 
pendant  la  présente  année,  et  225+*  6S  8d  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier3 27265*+ Gs8d 

2 juillet:  de  luy,  i5oo+*  pour  délivrer  au  sr  Petit,  de 
Fontainebleau,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a accor- 
dée pendant  l’année  eschiie  au  mois  d’octobre  1696,  et 
i2*+  ios  pour  les  taxations  du  trésorier  ....  1 5 1 2++ 105 

7 juillet  : de  luy,  286*+  gs  2d  pour  délivrer  aud.  Du- 
pont, pour  son  payement  d’un  dessus  de  forme  et 
d’un  dessus  de  tabouret  de  laine,  ouvrages  de  la  Savon- 
nerie, qu’il  a livrez  au  garde-meuble  au  mois  de  no- 
vembre dernier,  contenant  1 aune  1/2  1/6  5/72°  carrez 
en  superficie,  à 1 65++  l’aune,  et  2++  7’ 9'1  pour  les  taxa- 
tions  288*+i6snd 

De  luy,  652++ 195  id  pour  délivrer  au  nommé  Godart, 
vitrier,  pour  son  parfait  payement  des  ouvrages  de 
vitrerie  qu’il  a faits  à la  grande  écurie  du  Roy  à Ver- 
sailles en  1 683,  et  3**  i5s  6d  pour  les  taxations  du  tréso- 
rier4  656**  1 6S  7d 

12  juillet  : de  luy,  6903*+ 1 2S  pour  délivrer  aux 
héritiers  des  nommez  Adrien  et  Claude  Gachkt,  menui- 
siers, pour  leur  parfait  payement  des  ouvrages  de  me- 
nuiserie qu’ils  ont  faits  aux  châteaux  de  Saint-Germain- 
en-Laye  depuis  1627  jusqu’en  1 6 6 3 , et  60**  17’  6d  pour 
les  taxations  du  trésorier5 6966++  9 s 6d 

De  luy,  7000**  pour  délivrer  aux  héritiers  de  Louis 
Laforest,  ayant  l’entretien  de  la  pompe  du  Pont-Neuf, 
pour  ses  apointements  pendant  les  six  derniers  mois 
1692,  l’année  1693  et  les  trois  premiers  mois  1696, 

1 En  marge  : «En  rentes  viagères. » 

- Idem. 

3 En  marge  : «En  l’acquit  de  la  succession  de  M.  Manessier  , 
prix  de  la  terre  d’Yaucourt,  payé  au  Trésor  royal  par  M.  de 
Romainville. « 

4 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
3oo**.w 

5 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 

1 5oo**.u 
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à raison  de  6ooo*+  par  an,  et  58*+  65  8d  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier  6 70.58*+  6S  8d 

De  luy,  26066*+  35  8d  pour  délivrer  aux  héritiers 
du  nommé  Lavier,  menuisier,  pour  le  parfait  payement 
des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  châteaux 
de  Saint-Germain-en-Laye,  Marly  et  Versailles  depuis 
1666  jusqu’en  1689,  et  2t7++6spour  les  taxations  du 

trésorier7 26281+*  7’ 8d 

16  juillet  : de  luy,  8ooo++  pour  délivrer  au  sr  de  la 
Potterie  , à compte  des  conduites  de  fer  de  18  pouces 
qu’il  a fourny  à Versailles  et  à Maintenon,  et  66*+  135  6d 

pour  les  taxations  du  trésorier8 8066*+  i3s  6d 

25  juillet  : de  luy,  5950*+  8S  pour  employer  au  paye- 
ment tant  du  fonds  que  de  la  non  jouissance  des  liérit- 
tages  apartenans  à l’abbaye  de  Saint-Cir,  qui  sont  occu- 
pez par  les  travaux  du  grand  parc  de  Versailles,  que 
des  lots  et  ventes  et  indemnité  d’iceux  sur  les  hérittages 
occupez  par  lesd.  travaux , qui  sont  censuels  à lad.  abbaye , 
et  de  la  non  jouissance  et  extinction  des  grosses  dûmes 
que  lad.  abbaye  avoit  droit  de  prendre  tant  en  son  parti- 
culier sur  les  hérittages  de  la  paroisse  de  Saint-Cir,  que 
conjointement  avec  l’abbaye  do  Maubuisson  sur  ceux  des 
parroisses  de  Bailly  et  de  Noisy,  aussi  occupez  par  les 
travaux  du  grand  parc  de  Versailles,  et  69*+ 1 is9d  pour 

les  taxations 5999++  195  q1* 

De  luy,  i366o*+6’id  pour  délivrer  aux  veuve  et 
héritiers  du  nommé  Pouillet,  entrepreneur,  pour  son 
parfait  payement  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a 
faits  en  la  dépendance  du  château  de  Versailles  en  1 68 5 

et  1686,  et  1 1 3*+  i3“  6d  pour  les  taxations9 

1,3753**  1 9“  5d 

De  luy,  3oo+*  pour  délivrer  à Gilbert  de  Sève, 
peintre,  doyen  de  l’Académie  de  peinture  de  Paris,  par 
gratification , pour  luy  donner  moyeade  vivre,  et  2*+  ios 

pour  les  taxations  du  trésorier 3 02++  ios 

1 1 aoust  : de  luy,  6000**  pour  délivrerai!  s1  Robelin, 
ingénieur  ordinaire  du  Roy,  cy-devant  employé  à la 
construction  de  l’aqueduc  de  Maintenon,  par  gratifica- 
tion, en  considération  de  ses  services,  et  pour  aucune- 
ment l’indemniser  de  la  somme  de  12800*+  que  le  feu 
sr  Manessier,  trésorier  des  Bâtimens,  mort  insolvable,  luy 

6 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
3ooo**.d 

7 En  marge  : «E11  augmentations  de  gages  en  donnant 
6ooo**.« 

8 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.!) 

9 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
3000**.)) 
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devoit  par  sa  promesse  du  20  novembre  1692,  et  5ott 

pour  les  taxations1 2 6o5oN 

De  luy,  1 5 87+^  1 55  5d  pour  délivrer  au  nommé 
Dudain,  entrepreneur,  pour  son  parfait  paiement  des 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  château  de 
Monceaux  depuis  1686  jusqu’en  1690,  et  1 As  7e1 

pour  les  taxations  du  trésorier  2 i6oitt 

De  luy,  2 0ooH  pour  délivrer  au  sr  Frosne,  par  grati- 
fication, en  considération  des  dépenses  extraordinaires 
qu’il  a esté  obligé  de  faire  pour  les  voyages  de  Meudon 
et  pour  les  remboursements  d’hériltages  occupez  par  les 
travaux  que  S.  M.  a ordonné  estre  faits  aux  environs  de 
Versailles,  et  16*+ i3s  âd  pour  les  taxations.  201 6tt  i3s4d 
17  aoust  : de  luy,  1 5 A8 1 ^ i3s  pour  délivrer  aux 
Dames  de  la  Communauté  de  Saint-Louis  établie  à Sainl- 
Cir,  pour  leur  remboursement  tant  du  fonds  et  de  la 
non  jouissance  des  hériltages  à elles  apartenans  à cause 
de  l’union  faite  à leur  profit  du  revenu  temporel  de  la 
manse  abbatiale  de  Saint-Denis  en  France,  qui  sont 
occupez  par  trois  pieds  de  hauteur  d’eau  que  le  Roy  a 
fait  augmenter  dans  l’étang  de  Trappes  plus  qu’il  n’avoil 
esté  réglé  en  i6S5  et  par  l’inondation  des  eaux  de  la 
rigolle  nommée  la  rivière  de  Trappes,  que  pour  les  lots 
et  ventes  et  indemnité  d’iceux  sur  les  hériltages  de  la 
parroisse  de  Trappes,  qui  sont  occupez  par  lesd.  travaux 
et  par  l'acqueduc  de  la  Boissière  et  les  rigolles  des  Gas- 
tines  et  de  Sainte-Apolline,  et  pour  la  non  jouissance 
et  extinction  des  grosses  dixrnes  que  lesd.  Dames  avoient 
droit  de  prendre  sur  lesd.  hériltages  et  sur  ceux  de  la 
parroisse  du  Ménil-Saint-Denis,  aussy  occupez  par  les 
travaux  que  S.  M.  a fait  faire  en  l’étendue  de  lad.  par- 
roisse, et  129!!  3d  pour  les  taxations  du  trésorier 

i56iott  i3s  3d 

De  luy,  53  a H ios  pour  délivrer  au  sr  de  Ciiamillard, 
intendant  des  finances,  pour  son  remboursement  des 
non  jouissances  qui  lui  sont  dues  pendant  cinq  années, 
à cause  des  hériltages  qui  ont  esté  occupez  par  trois 
pieds  de  hauteur  d’eau  et  qui  luy  apartenoient  avant 
l’année  169/1 , fiue  Goy  cn  a acquis  le  fonds,  et 

8sqd  pour  les  taxations  du  trésorier 536tt  183 

De  luy,  1 g 1 1+  a5  pour  délivrer  aux  héritiers  Jaulain, 
pour  leur  remboursement  du  fonds  et  de  la  non  jouis- 
sance d’une  pièce  de  terre  labourable  à eux  apartenant, 
occupée  par  la  rivière  de  Trappes,  et  îtt  n!  iod  pour 
les  taxations 198^  3S  iod 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

2 En  marge  : «En  rentes  viagères.» 


2 h aoust  : de  luy,  6oott  pour  délivrer  au  nommé 
Grosseval,  menuisier,  pour  son  payement  des  ouvrages 
de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  petites  écuries  doubles 
du  Roy  à Versailles,  en  1680,  et  pour  les  taxations3 

Go5« 

De  luy,  599H  1 os  8d  pour  délivrer  au  nommé  Silvestre  ,' 
menuisier,  pour  son  payement  des  ouvrages  qu’il  a faits 
au  château  de  Vincennes  en  1682,  et  igs  1 id  pour 

les  taxations  du  trésorier4 60/1H  1 os  711 

e5  aoust  : de  luy,  19331+  3S  2d  pour,  avec  âood  qui 
ont  esté  payez  en  1692,  faire  le  parfait  payement  du 
bâtiment  fait  au  bout  du  Jardin  royal  par  le  sr  Duvernay, 
professeur  d’anatomie  aud.  Jardin  royal,  en  ce  compris 
l’augmentation  qu’il  y a fait  depuis  lad.  année  1692,  et 
i6tt  2S  2d  pour  les  taxations  du  trésorier5..  1 9/1 9++  5S  Ad 
i5  septembre  : de  luy,  t200tt  pour  délivrer  au 
nommé  Boulogne  le  cadet,  peintre,  pour  son  payement 
de  deux  tableaux  représentant  Y Enlèvement  d’Europe , qu’il 
a faits  et  posez  à Trinnon,  et  1 o++  pour  les  taxations  du 

trésorier6 121  ott 

21  septembre  : de  luy,  ââSSH  ios  hA  pour  délivrer  au 
nommé  Gervais,  serrurier,  pour  payement  des  ouvrages 
de  serrurerie  et  de  gros  fer  qu’il  a faits  à l’orangerie, 
à la  grande  écurie  de  Versailles  et  à Clagny,  depuis  1681 
jusqu’en  1 6 8 5 , et  37tt7“7d  Pour  les  taxations  du  tré- 
sorier7  â5a2tt  17“  1 id 

De  luy,  8a  A++  38  pour  délivrer  au  nommé  Chevillard, 
fontainier,  pour  son  payement  du  plomb,  soudure,  ro- 
binets et  ajustage  qu’il  a fournis  pour  la  construction 
du  bassin  de  la  fontaine  du  jardin  de  la  Capitainerie 
du  château  de  Vincennes  en  1682,  et  fitt  1 <-]*  pour 

les  taxations  du  trésorier8 83ittâd 

21  septembre  : de  luy,  2000tt  pour  délivrer  au 
nommé  Coypel  fils,  peintre,  par  gratification,  en  consi- 
dération du  tableau  dont  il  a fait  présent  au  Roy,  et 
i6tt  i3s  hA  pour  les  taxations  du  trésorier.  20i6tt  i35  4d 
3 octobre  : de  luy,  n57ttigs  pour  délivrer  au 
nommé  Thierry,  fadeur  d’orgues,  pour  son  parfait 
payement  du  rétablissement  qu’il  a fait  â l’orgue  de  la 

3 En  marge  : «En  rentes  viagères.» 

4 Idem. 

5 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
75oh.» 

0 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

7 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
1000tt.» 

8 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
6oott.» 
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chapelle  du  château  de  Saint-Germain-en-Laye,  et  autres 
ouvrages  par  luv  faits  pour  le  service  de  S.  M.  depuis 
1682  jusqu’en  1686,  et  9++  i39  pour  les  taxations  du 
trésorier1 1167++ 12“ 

2 4 novembre  : de  luy,  8738^  19  pour  délivrer  au 
nommé  Le  Maistre  le  neveu,  entrepreneur,  pour  son 
parfait  payement  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a 
faits  à Meudon  pendant  la  présente  année,  et  72*+  i694d 
pour  les  taxations  du  trésorier2 8810++  1 7’  4d 

26  novembre  : de  luy,  2320++  39  id  pour  délivrer  au 
nommé  Lucas  , serrurier,  pour  son  parfait  payement  des 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  Louvre  et  à 
Trianon  depuis  1682  jusqu’en  1689,  et  19++  6s8d  pour 
les  taxations  du  trésorier3 2339++ 9*  gd 

3  décembre  : de  luy,  3 2000++  pour  délivrer  aux 
nommez  Mazière  et  Bergeron,  entrepreneurs,  à compte 
de  ce  qui  leur  est  dû  pour  la  maçonnerie  du  palais  de 
Trianon,  du  Grand  Commun,  du  Couvent  des  Récolets 
de  Versailles  et  des  bâtiments  de  Saint-Cyr,et  266++  i39  4d 
pour  les  taxations  du  trésorier4 82266++  i39  4d 

De  luy,  807  i++  i39  9d  pour  délivrer  au  nommé  Drouard, 
rocailleur,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  de 
rocaille  qu’il  a faits  à la  Fontaine  des  doubles  nappes  et 
autres  endroits  du  jardin  de  Marly  pendant  la  présente 
année,  et  67++  59  3d  pour  les  taxations5.  . . . 8i38++  19" 

De  luy,  1594++  i2s3d  pour  délivrer  aux  héritiers  du 
nommé  Charuel,  couvreur,  pour  le  parfait  payement  des 
ouvrages  de  couverture  par  luy  faits  en  la  dépendance 
des  châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye  et  de  Marly  en 
1682  et  i683,  et  i3++  5S  pour  les  taxations6.  1607*+  i8s 

8  décembre:  de  luy,  4i54++8*  ad  pour  délivrer  au 
sr  de  Launay,  orfèvre,  pour  son  remboursement  de  pa- 
reille somme  qu’il  a avancée,  pour  la  réparation  qu’il 
était  nécessaire  de  faire  à la  maison  qu’il  occupe  prez  les 
galleries  du  Louvre  et  apartenante  au  Roy,  et  34*1 12“  4d 
pour  les  taxations  du  trésorier7 A 1 89!+  o9  6d 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant  6oon.» 

2 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.  » 

3 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
1 000++.)) 

4 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
6000++.)) 

5 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.:) 

6 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 

5oott.)) 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
2000**.)) 


9  décembre  : de  luy,  6335+*  129  pour  délivrer  au 
nommé  Leclerc,  dit  Pitre,  terrassier,  pour  le  parfait 
payement  de  16235++  129  à quoy  s’est  monté  le  transport 
de  toutes  les  terres  de  Meudon  pendant  la  présente 
année,  et  52++ 159  nd  pour  les  taxations8.  6388++  7“  11'1 
12  décembre  : de  luy,  io5o++  pour  délivrer  aux  héri- 
tiers du  nommé  Bourdet,  peintre,  pour  son  payement 
des  impressions  de  peinture  à l’huile  et  à détrempe  qu’il 
a faits  au  château  de  Vincennes  en  1682,  et  8++i59 

pour  les  taxations  du  trésorier9 io58tt  i5s 

De  luy,  1 1 0 7+t  pour  délivrer  à la  veuve  Desmoulins, 
tant  pour  son  remboursement  du  fonds  et  de  la  non 
jouissance  d’un  arpent  4 2 perches  d’une  pièce  de  pré 
à elle  apartenante,  qui  est  occupée  par  le  grand  acque- 
duc.  que  le  Roy  a fait  construire  proche  le  village  de 
Montreuil  pour  conduire  l’eau  de  la  Machine  sur  la 
butte  Montboron,  que  pour  le  dégât  causé  sur  2 arpens 
83  perches  de  lad.  pièce  de  pré,  qui  ont  esté  occupez 
par  les  matériaux  qui  ont  servi  à la  construction  dud. 
acqueduc,  et  9++  49  6d  pour  les  taxations.  . 1 116++  4 9 6d 
De  luy,  18000++  pour  délivrer  au  nommé  Bailly, 
entrepreneur,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a faits  à la  rivière  de  Marly  et  ailleurs 
pendant  la  présente  année,  et  i5o++  pour  les  taxations 

du  trésorier10 1 8 1 5o+* 

De  luy,  i5ooo++  pour  délivrer  au  nommé  Regnouf, 
paveur,  pour  le  parfait  payement  du  pavé  qu’il  a fait  à 
lad.  rivière , au  nouveau  chemin  et  en  plusieurs  endroits 
de  la  dépendance  du  château  de  Marly,  pendant  la  pré- 
sente année,  et  12  5++  pour  les  taxations11.  ...  i5i25++ 
De  luy,  9000++  pour  délivrer  au  nommé  Lucas,  plom- 
bier, pour  le  parfait  payement  de  tout  le  plomb  qu’il  a 
fourni  aud.  château  de  Marly  pendant  la  présente  année, 

et  751+  pour  les  taxations  du  trésorier12 9075+1 

De  luy,  4500+1  pour  délivrer  au  nommé  Anceau, 
entrepreneur,  pour  le  parfait  payement  de  l’ouvrage  de 
ciment  qu’il  a fait  à lad.  rivière  du  château  de  Marly 
pendant  la  présente  année,  et  37++  ios  pour  les  taxations 

du  trésorier  13 4537++ 109 

De  luy,  i5oo++  pour  délivrer  au  sr  Mesmyn,  par  grati- 

8 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.)) 

9 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 
700  +*.» 

10  En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.)) 

11  Idem. 

12  Idem. 

I 13  Idem. 
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fication,1  en  considération  du  soin  extraordinaire  qu’il  a 
.pris  des  tableaux  du  Roy  pendant  1697,  et  i2tt  îo’pour 

les  taxations  du  trésorier 1612^  ios 

i5  décembre  : de  luy,  iaooott  pour  délivrer  au 
nommé  Marcou,  entrepreneur,  pour  le  parfait  payement 
de  tous  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au 
château  de  Versailles  et  dépendances  pendant  1697,  et 

ioott  pour  les  taxations  du  trésorier1 12100^ 

De  luy,  45oott  pour  délivrer  au  nommé  Mallet, 
charpentier,  pour  son  parfait  payement  des  ouvrages  de 
charpenterie  qu’il  a faits  à Versailles  et  à Meudon  pen- 
dant la  présente  année,  et  87^  103  pour  les  taxations  du 

trésorier2 A 5 3 7 ^ 103 

De  luy,  36oott  pour  délivrer  au  nommé  Millot, 
menuisier,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  qu’il  a 
faits  à Marly  pendant  1697,  et  3ott  pour  les  taxations  du 

trésorier3  363ott 

De  luy,  36oo*t  pour  délivrer  au  nommé  Mirel, 
menuisier,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  qu’il  a 
faits  à Marly  pendant  1697,  et  3ott  pour  les  taxations 

du  trésorier  4 363ott 

De  luy,  36oott  pour  délivrer  au  nommé  Nivet, 
menuisier,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  qu’il 
a faits  à Marly  pendant  1697,  et  3ott  pour  les  taxations 

du  trésorier5 363ott 

De  luy,  36oott  pour  délivrer  au  nommé  Martin, 
serrurier,  pour  le  parfait  payement  de  tous  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a faits  à Marly  pendant  la  présente 
année,  et  3ott  pour  les  taxations  du  trésorier6.  . 363ott 
De  luy,  âSoott  pour  délivrer  à la  veuve  Yvon,  cou- 
vreur, pour  le  parfuil  payement  des  ouvrages  qu’elle  a 
fait  faire  à Versailles  et  ailleurs  pendant  1697,  et  37tt  103 

pour  les  taxations  du  trésorier7 4537tt  103 

De  luy,  2700^  pour  délivrer  au  nommé  Boürgàult, 

peintre,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  de 

grosse  peinture  qu’il  a faits  à Versailles  et  à Meudon 
pendant  l’année  1697,  et  2 2tt  103  pour  les  taxations  du 

trésorier8 2722!!  103 

17  décembre  : de  luy,  3ooott  pour  délivrer  aux 
prestres  delà  Mission  établis  à Fontainebleau,  pour  leur 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

2 Idem. 

3 Idem. 

4 Idem. 

5 Idem. 

0 Idem. 

7 Idem. 

0 Idem. 


subsistance  pendant  les  six  derniers  mois  de  la  présente 
année,  y compris  les  taxations  du  trésorier.  . . . 3oood 
22  décembre  : de  luy,  12600^  13  pour  délivrer  au 
sr  Hebert,  maislre  des  requestes , pour  son  rembourse- 
ment du  fonds  et  de  la  non  jouissance  des  hérittages 
à luy  apartenans , qui  sont  occupez  par  les  travaux  que  le 
Roy  a fait  faire  à Bue  et  aux  environs , et  de  l’indemnité 
des  lots  et  ventes  sur  les  hérittages  occupez  par  lesd.  tra- 
vaux, remboursez  à divers  particuliers,  et  io4tt  33  4d  pour 

les  taxations  du  trésorier i26o4tt  43  4d 

De  luy,  i567ttio3  pour  délivrer  aux  héritiers  de 
deffunt  Jean  Pennel,  ancien  curé  de  la  parroisse  Notre- 
Dame  de  Chatou,  pour  son  remboursement  de  la  non 
jouissance  des  dixmes  novalles  qu’il  avoit  droit  de 
prendre  sur  A 1 8 arpens  de  terres  labourables  qui  sont 
occupées  par  les  bois  que  le  Roy  a fait  planter  dans  la 
garenne  de  Vezinet  en  1666,  pendant  cinq  ans,  sçavoir 
depuis  le  mois  d’aoust  1666  jusqu’au  20  aoust  1671, 
jour  du  deceds  dud.  curé,  à raison  de  3i3tt  10’  par  an, 
et  i3tt  13  3tl  pour  les  taxations  du  trésorier.  i58ottiis3a 
De  luy,  1 3 A 9++  163  pour  délivrer  au  sr  Jean  Pousse, 
curé  de  la  susd.  parroisse,  led.  jour  de  la  mort  dud. 
Pennel,  pour  son  remboursement  de  la  non  jouissance 
des  susd.  dixmes  depuis  led.  jour  20  aoust  1671  jusqu’au 
i5  décembre  1675,  qu’il  s’est  démis  de  lad.  cure,  et 

ntt  53  pour  les  taxations i36itt  13 

De  luy,  6270^  pour  délivrer  au  sr  Legras,  à présent 
curé  de  la  susd.  parroisse,  pour  son  remboursement  du 
fonds  de  lad.  dixme,  suivant  la  transaction  passée  avec 
luy  le  i3  février  1697,  et  52tt53  pour  les  taxations  du 

trésorier9 63a2^5s 

De  luy,  3i3tt  103  pour  délivrer  aud.  sr  Legras,  pour 
la  non  jouissance  des  susd.  dixmes  pendant  la  présente 
année,  suivant  lad.  transaction,  et  2tti23  3tl  pour  les 

taxations  du  trésorier 3 1 6tt  2 3 3'1 

De  luy,  1 1 2 1 2tt  1 45  pour  délivrer  aux  propriétaires 
des  héritages  qui  sont  occupez  par  les  travaux  que  le 
Roy  a fait  faire  pour  augmenter  de  3 pieds  d’eau  l’étang 
de  Trappes,  plus  qu’il  n’avoit  esté  réglé  lorsque  le  rem- 
blai a été  fait  en  i685,  et  par  le  débordement  des 
eaux  de  la  rigolle  nommée  la  rivière  de  Trappes,  pour 
leur  remboursement  tant  du  fonds  que  de  la  non  jouis- 
sance desd.  hérittages,  et  g3h  83  g‘l  pour  les  taxations.. 

11 3o6tt  2 3 qd 

De  luy,  i5ooo*t  pour  délivrer  au  nommé  Pollard, 
pour  l’entier  et  parfait  payement  de  tous  les  tuyaux  de 
fonte  de  fer,  de  18  pouces,  d’un  pied  et  de  8 pouces  de 

9 En  marge  : «En  augmentations  de  gages.» 
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diamettre  qu’il  a posés  à Marly  pendant  la  présente 
année,  et  ia5tt pour  les  taxations  du  trésorier1.  i5ia5tt 
3o  décembre  : de  luv,  3073^  io3  pour  délivrer  au 
s1'  Sauvage,  propriétaire  des  forges  de  Guichy  en  Niver- 
uois,  pour  le  parfait  payement  des  tuiaux  de  fonte  de 
fer,  de  1 pied  de  diamettre , qu’il  a fourni  et  posé  pour 
la  conduite  des  eaux  de  la  Machine,  et  2 5tt  123  3d  pour 

les  taxations 2 3o9gtt  2 3 3d 

8 février  1698  : de  M.  Jean  de  Turmenies,  garde  du 
Trésor  royal,  io6ti3tti83  9d  pour  employer  au  paye- 
ment des  gages  des  officiers  des  bâtimens  pendant 
l’année  dernière  1697,  884tt  63  8d  pour  les  taxations. 

106998^5*  5d 

10  mars  1696  : de  M.  Brunet,  garde  du  Trésor 
royal,  i8oott  pour  délivrer  au  sr  de  Beaurepaire,  cy- 
devant  commis  de  feu  M.  de  Louvois,  pour  ses  apointe- 
mens  et  ceux  de  son  commis  pendant  les  six  premiers 

mois  1 Gg  1 , et  1 5tt  pour  les  taxations 1 8 1 5tt 

De  luy,  3ooott  pour  délivrer  à Antoine  Trumel,  jar- 
dinier, pour  sa  pension  de  i6g4  et  i6g5,  et  2 5tt  pour 

les  taxations  du  trésorier 3o2  5tt 

h avril  1698  : du  sr  de  Turmenies,  283ott  pour 
employer  au  payement  des  gratffications  que  le  Roy  a 
accordées  aux  officiers  des  bâtimens  et  jardins  de  Fon- 
tainebleau, en  considération  du  bon  état  de  leurs  entre- 
tenemens  pendant  l’année  dernière  1697,  e*'  113  8d 

pour  les  taxations  du  trésorier 2853tt  ns  8d 

RECETTE  PARTICULIÈRE  1697. 

20  janvier  : de  Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  pour  le 
prix  de  six  miliers  pesant  de  potin  qui  luy  a esté  livré 

du  magasin  de  Versailles,  à raison  de  101  la  livre 

3ooott 

D’Hubert  Misson,  pour  deux  tranches  de  marbre 
verd  de  Campan , et  une  tranche  de  marbre  verd  de  mer, 
qui  luy  ont  esté  données  du  magasin  du  Roy  pour  faire 
le  revêtement  de  deux  cheminées  dans  l’appartement  de 
Monseigneur  à Meudon,  les  deux  tranches  de  Campan 
toisant  2 pieds  6 pouces  8 lignes  i/3,  à P i53  le  pied, 
et  la  tranche  de  verd  de.  mer  7 pouces  6 lignes,  à 

23tt5s  le  pied  cube 36tt  i8s  id 

27  janvier  : de  luy,  pour  le  prix  de  sept  tranches  de 
marbre  verd  de  Campan , une  tranche  de  marbre  verd 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

2 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  en  donnant 

1 ooott.» 


de  mer  et  trois  tranches  de  marbre  de  Languedoc , qui 
luy  ont  esté  données  du  magasin  pour  la  même  cause 
que  dessus,  le  marbre  de  Campan  toisant  5 pieds 
3 pouces  h lignes,  à 8tti53  le  pied,  le  verd  de  mer  toi- 
sant 2 pouces  6 lignes,  à 23tt5s  le  pied,  et  le  marbre 
de  Languedoc  toisant  5 pouces  10  lignes  1/2 , à 8tt  163  le 

pied  cube 55tt  6S  7d 

17  février  : du  sr  de  Lagrange,  produit  de  la  vente 
de  quelques  équipages  du  sr  Lemaistre,  entrepreneur  de 
l’acqueduc  de  Maintenon,  apartenant  à S.  M.,  attendu 
qu’ils  sont  passez  aud,  Lemaistre  dans  le  compte  que 

M’  Robelin  a fait  avec  luy /i gGH  2* 

3  mars  : de  Joseph  Rouiller,  serrurier,  pour  1285  li- 
vres de  vieux  fer  de  démolitions  du  magasin  de  Marly, 

à 6tt  le  cent 77tt 

17  mars  : dud.  Misson,  pour  un  bloc  de  marbre  verd 
de  Campan,  toisant  9 pieds  3 pouces  cube,  à 8tt  i53  le 

pied,  pour  idem  à Meudon 8ott  185  gâ 

De  luy,  pour  une  tranche  dud.  marbre,  toisant  2 pieds 

1 0 lignes,  pour  idem i8tt2sid 

De  Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  le  prix  d’une 
tranche  de  marbre  verd  de  Campan , du  magasin  du  Roy, 
pour  faire  un  chambranle,  deux  tables  et  deux  foyers 
de  cheminée  dans  i’apartement  de  Mme  de  Pontchartrain  , 
à Versailles,  toisant  3 pieds  cube,  à 8tt  i53  le  pied..  . . 

26*5* 

i4  avril:  de  Claude  Denis,  fonlainier  de  Versailles, 
pour  le  prix  de  h 00  livres  pesant  de  soudure,  du  maga- 
sin de  Versailles,  à 53  la  livre ioott 

28  avril  : de  Pierre  Roger,  serrurier,  pour  1220  li- 
vres pesant  de  vieux  fer  qui  luy  a esté  donné  en 
compte,  provenant  des  démolitions  de  Meudon,  à 6tt  le 

cent 73#  h 3 

De  Gaston  Martin,  serrurier,  pour  767  livres  pesant 
de  vieux  fer,  du  magasin  de  Marly,  à raison  de  Gtt  le  cent 

46« 

De  Joseph  Rouillé,  serrurier,  pour  609  livres  pesant 
de  vieux  fer,  du  magasin  de  Marly,  à Gtt  le  cent.  36tt  ios 
2 may  : de  la  somme  de  1 ioi35tt  195  à quoy  monte 
le  reliquat  du  compte  de  l’année  1696,  arreslé  cejour- 

d’huy iioi35ttigs 

5 may  : du  nommé  Rousseau,  marbrier,  pour  le  prik 
d’un  bloc  et  trois  tranches  de  marbre  de  Languedoc, 
toisant  34  pieds  10  pouces  1 ligne  3/4,  à 8tt  163  le  pied 
cube,  et  pour  un  bloc  et  une  tranche  de  marbre  verd 
de  Campan , toisant  2 5 pieds  1 pouce  1 ligne  1/2  , à 8tt  1 53 
le  pied  cube,  qui  lui  ont  esté  donnez  du  magasin  pour 

faire  cinq  cheminées  avec  leur  al  tique 52  6^  4S  3d 

12  may  : de  Nicolas  Desjardins,  serrurier,  pour  le 
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prix  do  1062  livres  de  vieux  fer  du  magasin,  à 6++  le 

cent 63++i4!2d 

Du  sr  Le  Duc,  entrepreneur  du  grand  acqueduc  de 
terre  de  Maintenon,  24go++i2s  dont  il  est  reiicataire 
au  Roy  pour  avoir  trop  reçeu  sur  le  transport  des 
terres  dud.  grand  acqueduc,  suivant  les  toisez  qui  ont 
esté  mis  en  les  mains  de  M.  de  Vieuxcouh,  trésorier  en 
exercice,  montant  ensemble  à 1 229003++  4S.  3490++  ias 
Dud.  Lisout,  pour  trois  tranches  de  marbre  verd  de 
Campan , du  magasin,  toisant  2 pieds  1 pouce  8 lignes 

5/6e,  à 8++  1 5S  le  pied  cube 1 8++  1 5S  5d 

De  Mathurin  Hei\sant,  pour  le  moilon  et  la  brique 
provenant  de  la  démolition  de  l’apartement  de  Mme  la 

princesse  de  Conti,  à Fontainebleau 8o++ 

19  may  : de  la  somme  de  246og++  en  effets  cy  après 
déclarez  provenant  de  la  succession  du  feu  sr  Manessier, 
sçavoir  : 19209++  du  sr  Baranjon,  dépositaire  des  titres 
et  papiers  de  lad.  succession,  dont  5ooo++  en  un  contrat 
de  25ott  de  rente  sur  l’Hôtel-de-Viile  de  Paris,  au  profit 
dud.  Manessier,  du  5 may  1682,  et  i42og++  en  deux 
quittances  de  nouvelles  taxations  héréditaires  et  dattées, 
l’une  comme  l’autre,  du  17  juin  1696,  et  controllées  le 
17  juillet  ensuivant,  produisant,  à raison  du  denier  i3, 
1093++  de  rente  par  an,  et  de  M.  de  Majainville,  tréso- 
rier général  desd.  bâtimens,  la  somme  de  54oo++  en 
principal  de  3oo++  d’augmentations  de  gages  par  an,  à 
raison  du  denier  18;  le  tout  adjugé  au  Conseil  le  29  jan- 
vier 1697,  après  trois  publications  en  la  forme  ordinaire 
au  sr  de  Segonzac,  advocat  au  Conseil,  en  exécution  de 
l’arrest  rendu  en  iceluy  le  11  septembre  1 6gü , lequel 
sr  Segonzac  en  a fait  sa  déclaration  au  profit  de  S.  M. , 

en  vertu  de  l’arrest  du  5 mars  1697 2/160 9++ 

De  François  Deschamps,  marbrier,  pour  4 pieds 
5 pouces  11  lignes  de  marbre  brèche  grise,  portor  et 
Languedoc  à luy  donnez  pour  faire  trois  faux  manteaux 
de  cheminées  pour  Marly,  à raison  de  i5++ 5!  le  pied 
cube  de  brèche  grise,  pareille  somme  pour  le  portor, 

et  8++  i6s  le  pied  cube  de  marbre  de  Languedoc 

60++  9*  4d 

26  may  : de  la  veuve  et  héritiers  de  Estienne  Yvon, 
couvreur,  pour  le  prix  de  toutes  les  démolitions  de  cou- 
verture d’ardoise  et  de  tuile  qui  luy  ont  esté  données  en 

compte  depuis  l’année  1 683  jusqu’à  présent . 

13172++  8s  8<l 

9 juin  : de  Pierre  Lemaistrb  le  neveu,  entrepreneur, 
pour  le  prix  de  27  toises  10  pieds  1/2  cube  de  moilon 
provenant  de  démolitions  qu’il  a faites  à Cbaville,  à rai- 
son de  i4++  la  toise  cube 3S2++  2“ 

16  juin  : des  nommez  David  et  Choquart,  serruriers, 


j 36++  ios  81'  pour,  avec  2.33gtt  2S  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’ils  ont  faits  pour  les  bâtimens 
de  Saint-Cir  en  1 685  et  1686,  demeurer  quittes  envers 
S.  M.  de  2339++  2S  qu’ils  ont  reçeu  à compte  dudit 

1 ouvrage 36ttio’8'1 

De  Gilles  Lemoyne,  fondeur,  pour  le  prix  de  5 mil- 
liers pesant  de  potin  qui  luy  a esté  livré  du  magasin  de 

Versailles,  à raison  de  ios  la  livre sooo1* 

28  juin  : de  Simon  Duval  et  Claude  Bega,  pour 
le  prix  de  278  ormes  qui  ont  esté  arrachés  dans  les 
jardins  du  Roy  et  de  la  Reyne,  au  château  de  Monceaux. 

1 66++  ifis 

D’Hubert  Misson,  marbrier,  pour  le  prix  de  deux 
blocs  de  marbre  de  Languedoc,  contenant  33  pieds 

1 pouce  7 lignes  1/2,  à 8++  i6s  le  pied  cube,  et  d’un 

bloc  de  marbre  verd  de  Campan , contenant  1 1 pieds 
5 pouces  6 lignes,  à 8++  i5s  le  pied  cube,  provenant  du 
magasin 392^!  7* 

7 juillet  : du  s1  François  Girardon,  sculpteur,  pour 
le  prix  d’une  tranche  de  marbre  verd  de  mer,  contenant 
3 pouces  5 lignes  cube,  à 2 3++  5S  le  pied  cube,  et  deux 
tranches  de  marbre  de  Sainte-Baume,  contenant  5 pouces 

2 lignes  cube,  à i5++  5S  le  pied  cube,  provenant  idem.  . 
1 3++  1 9*  1 o'1 

21  juillet  : de  la  veuve  Guillaume  Pouillet,  entre- 
preneur, pour  le  prix  de  138  toises  i/4  cube  des  murs 
de  démolitions  du  petit  parc  de  Versailles,  cjui  luy  ont. 

esté  donnez  en  compte , à 1 2++  la  toise 1 4 1 o++  1 5S 

11  aoust  : du  sr  Pierre  Branjon,  advocat  en  Parle- 
ment, 4ooo++  pour  le  prix  principal  de  307+t  i3‘  par  an 
de  nouvelles  taxations  héréditaires  à raison  du  denier  i3, 
qui  luy  ont  esté  vendues  par  ordre  du  Roy  en  vertu 
de  1 arrest  du  Conseil  du  16  du  mois  de  juillet  dernier, 
dont  coppie  collationnée  a esté  jointe  par  contract  passé 
devant  Caillet  et  son  collègue,  notaires  au  Cliaslelet  de 
Paris,  le  7e  du  présent  mois  d’aoust,  dont  l’expédition 
a esté  attachée  au  présent  ordre;  et  attendu  que  lad. 
somme  de  4ooo++  est  comprise  dans  celle  de  1 4 2091* 
qui  fait  partie  de  24609!+  enregistrée  de  l’autre  part, 

ce  cy  ne  sert  que  pour Mémoire. 

De  Bernard  Laransot  Dupré,  maître  chirurgien  à 
Paris,  68oo++pour  le  prix  principal  de  523++  i56rt  par 
an  de  nouvelles  taxations  héréditaires  et  vendues  comme 

cy-dessus,  cecy  pour Mémoire. 

Du  sr  de  la  Condamine,  receveur  général  des  finances 
à Moulins,  17770++  is  ordonnée  eslre  par  luy  payée  aux 
bâtimens  par  l’arrest  du  Conseil  d’Etat  du  1 4 février 
1696,  intervenu  pour  la  distribution  du  prix  de  lad. 
charge  de  Receveur  général  des  finances  vendue  and. 


159 


COMPTES  DES  BATIMENTS  DU  BOL 


160 


s1  de  la  Condamine  par  la  veuve  et  héritiers  Manessier,  en 
conséquence  de  i’arrest  du  Conseil  d’Etat  du  i3  sep- 
tembre 1696 i7770ttis 

Dud.  sr  de  la  Condamine,  pour  le  revenu  des  taxa- 
tions héréditaires  apartenant  à la  succession  de  deflunt 
Manessier,  pendant  1 69 A et  1696,  à raison  de  1093»» 
par  chacun  an,  en  conséquence  de  l’arrest  du  Conseil 

d’État  du  Roy  du  i3  septembre  1695 ai86tt 

De  Gilles  Lemoyne,  fondeur,  pour  le  prix  de  85oo  li- 
vres pesant  de  potin  qui  luy  a esté  livré  du  magasin 

de  Versailles,  à raison  de  ios  la  livre 4a5ott 

Du  sr  Fossier  i’ainé,  garde-magasin  des  Bàtimens  à 
Paris,  pour  le  prix  de  3559  livres  pesant  de  cuivre  des 
magasins,  dont  i4oo  livres  de  jaune,  à raison  de  i4s  la 
livre,  et  21 5g  livres  de  rouge,  à 185  la  livre.  2923*»  2" 
18  aoust  : du  sr  Masson,  pour  le  prix  des  arbres 
morts  qui  se  sont  trouvez  dans  les  avenues  du  château 

de  Vincennes 20*» 

De  François  Deschamps,  marbrier,  pour  le  prix  d’une 
trenche  de  marbre  verd  de  Campan,  contenant  en  cube 
9 pieds  9 pouces  10  lignes  1 3/i 6e,  à 8H  i5s  le  pied,  et 
de  dix  tranches  de  marbre  de  Languedoc,  faisant  en- 
semble en  cube  1 pied  4 pouces  2 lignes  11/2/1*,  à 
8tt  1 6’  le  pied , lesquelles  luy  ont  esté  données  du  ma- 
gasin du  Roy  pour  faire  deux  cheminées , l’une  dans  la 
chambre  et  l’autre  dans  le  cabinet  de  Mme  la  princesse 
de  Conti,  à Fontainebleau 97^  i7s9d 

8 septembre:  de  Hubert  Misson,  marbrier,  pour  le 

prix  d’une  tranche  de  marbre  verd  de  Campan,  conte- 
nant en  cube  10  pieds  6 pouces  6 lignes,  à 8^  i5s  le 
pied  cube,  et  d’une  tranche  de  marbre  blanc  veiné, 
contenant  en  cube  4 pieds  5 pouces  8 lignes,  à 7* 
le  pied,  données  du  magasin  du  Roy  pour  faire  une 
cheminée  chez  M.  Leduc,  à Saint-Maur 1 43»1 

1 5 septembre  : des  héritiers  de  feu  Puilipes  Dezaigre  , 
marbrier,  au  1"  mars  1698,  3232»»  iod  dont  il  est 
mort  relicataire  au  Roy,  suivant  le  compte  général  au  bas 
duquel  est  l’ordre,  et  à quoy  sont  attachez  les  six  mé- 
moires d’ouvrages  livrez  par  led.  deflunt,  avec  un  certi- 
ficat du  sr  Fossier,  garde-magasin,  et  le  compte  général 
des  marbres  du  magasin  de  S.  M.  fournis  aud.  deffunt 

avec  un  toisé  particulier  du  sr  Perrault,  toiseur 

3232»+  iod 

22  septembre  : dud.  sr  de  Lagrange,  produit  de  la 
vente  des  équipages  dud.  Lemaistre,  apartenant  à S.  M., 
comme  ci-dessus 6 A3++  8S 

9 octobre  : de  François  Deschamps,  marbrier,  pour 
le  prix  d’une  tranche  de  marbre  portor  qui  luy  a esté  li- 
vré du  magasin  pour  faire  une  fausse  gorge  de  cheminée 


à Marly,  contenant  1 pied  4 pouces  3 lignes  7/96*,  â 

raison  de  i5tt  5 3 le  pied  cube 20»»  i33  6d 

20  octobre  : de  Hierosme  Derbais,  marbrier,  pour  le 
prix  d’un  bloc  de  marbre  de  Languedoc,  contenant 
21  pieds  6 pouces  cube,  à raison  de  8»»  1 6*,  et  de 
deux  blocs  de  marbre  verd  de  Campan,  contenant 
ensemble  3i  pieds  3 pouces  2 lignes  5/i  2e,  à raison  de 
8»»  i53  le  pied  cube,  qui  luy  ont  esté  livrez  du  magasin 

4i 62+t  i53  8d 

27  octobre  : d’ Hubert  Misson,  pour  le  prix  d’une 
tranche  de  marbre  verd  de  Campan , contenant  4 pieds 
9 lignes  i/3,  à 8tt  i53  le  pied,  et  de  deux  tranches  de 
marbre  blanc  veiné,  contenant  11  pouces  2 lignes  i/4, 
à n»»io3  le  pied  cube,  lesquelles  luy  ont  esté  livrez 


idem 46*»  53  4d 

10  novembre  : de  Gilles  Lemoyne,  fondeur,  pour 
deux  milliers  de  potin,  du  magasin  de  Versailles,  à 105 
la  livre 1000»» 


De  Gaston  Martin,  serrurier,  pour  le  prix  de  2/100  li- 
vres de  vieux  fer,  du  magasin  de  Marly,  à 6»»  le  cent.  1 4 4+» 
De  Joseph  Rouillé,  pour  le  prix  de  1219  livres  de 

vieux  fer,  idem 7 3++ 

De  Thomas  Scauret,  menuisier,  pour  le  prix  des 
vieilles  portes  et  vieilles  croisées,  du  magasin  du  Roy  de 

Fontainebleau,  à luy  vendues 9 1 ++ 

1 7 novembre  : dud.  Deschamps,  pour  le  prix  d’une 
tranche  de  marbre  blanc,  livrée  du  magasin  pour  faire 
une  table  pour  Marly,  contenant  8 pieds  6 pouces 
5 lignes  i/4  cube , à 1 3»+  1 4S  le  pied  cube.  1 1 6»+ 1 83  1 od 
8 décembre  : d’ADRiEN  Gaillard,  serrurier,  pour 
i355  livres  3/4  pesant  de  vieux  fer,  à luy  donnez  en 
compte,  provenant  des  démolitions  de  Chaville , à raison 

de  6»»  le  cent 81»»  7“ 

i5  décembre  : de  Jean  Bailly,  entrepreneur,  pour 
i685  pieds  1/2  de  pierres  provenant  de  la  démolition 
de  la  tablette  de  la  pièce  des  Quatre  jets  à Marly, 
déduction  faite  de  3o  pieds  pour  le  déchet,  à ios  le 

pied  cube 842»»  i53 

5 janvier  1698  : des  particuliers  qui  ont  jouy  des 
herbes  et  pèches  de  la  nouvelle  rivière  d’Eure,  depuis 
Ponlgoin  jusqu’à  Berchère,  pendant  l’année  dernière 

1697 2 2 3 ++ 

Des  particuliers  qui  ont  affermé  les  terres,  prez,  bois, 
oziers  et  pâtures  apartenant  à S.  M.  aux  environs  de 
Versailles,  pour  le  prix  de  leurs  baux  pendant  1697 . . . 
: 596++ 

ier  février  1699  : des  particuliers  locataires  des  mai- 
sons apartenantes  au  Roy  à Paris,  pour  le  prix  desd. 
loyers  pendant  1697 1570+»  103 
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VERSAILLES. 


MAÇONNERIE. 

i3  janvier-i5  décembre  : à Gérard  Marcoü,  entre- 
preneur, pour  les  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  depuis  le  mois  de 
décembre  jusqu’au  mois  de  novembre  1697  (2^  P-)-  * * 

68iot*6s4d 

3 novembre  : à Dabfresne,  maçon,  pour  plusieurs 
garnitures  de  toile  qu’il  a posé  sur  plusieurs  cheminées 

du  château  pendant  1696  et  1697 33tt 

10  février  : à Pollard,  parfait  payement  de  3o5**  à 
quoy  montent  610  livres  pesant  de  mastic  gras  qu’il  a 
fourni  pour  garnir  les  joins  des  marches  et  palliers  des 
rampes  de  l’orangerie  de  Versailles,  en  1696,  à ios  la 

livre i55tt 

17  novembre-i"  décembre  : à luy,  pour  780  livres 
de  masticq  gras  qu’il  a fourni  pendant  la  présente  année 

(2  P-) 292* 

Somme  de  ce  chapitre 7290**  6S  4d 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

i3  janvier- 24  mars  : à François  Prieur,  terrassier, 
parfait  payement  de  249*+  à quoy  monte  la  tranchée 
qu’il  a fouillée  et  remplie  de  bonne  terre  au  pied  de  la 
palissade  du  bout  de  l’allée  du  jardin  de  Versailles,  du 

côté  de  Trianon  (2  p.) gqtt 

20  octobre -3  novembre  : à Picard,  terrassier,  à 
compte  du  neltoyement  qu’il  fait  des  boues  et  immon- 
dices qui  sont  dans  le  bassin  du  rond  d’eau  à Trianon 

(2P-) ioott 

27  janvier  : à Durand,  glaiseur,  parfait  payement  de 
555**  à quoy  montent  les  ouvrages  de  glaise  qu’il  a faits 
pour  les  réservoirs  sous  terre  de  Latonne,  lors  du  réta- 
blissement des  murs  de  douve  dud.  réservoir,  qui  étoient 

tombez i45**i2s 

5 may  : à luy,  pour  le  rétablissement  de  la  glaise  au 
pourtour  des  réservoirs  au  bout  de  la  grande  allée.  i38** 

2-16  juin  : à luy,  pour  avoir  rétably  le  conroy  au 
pourtour  du  mur  de  douve  du  réservoir  de  Saint-Cyr 

(2  P-) 2 2 5**  i83  8d 

1 3 janvier- 2 2 septembre  : à Remy  Janson,  pour,  avec 
•’>25ott  ordonnez  depuis  le  23  décembre  1696,  faire  le 

COMPTES  DES  BÂTIMENTS.  IV. 


parfait  payement  de  34 1 i*t,  pour  279  toises  5/6  cube  de 
glace  dont  il  a rempli  les  glacières  de  Clagny,  Satory, 

Trianon  et  la  Ménagerie  (4p.) 1 1 1 

2 4 février  : à luy,  pour  la  paille  longue  qu’il  a fourni 
pour  rétablir  les  couvertures  desd.  glacières.  . . . 77!+  65 
6 octobre- 3 novembre:  à. luy,  à compte  des  rigolles 
qu’il  a fait  au  long  des  petits  treillages  de  la  Montagne 

et  des  terraux  dont  il  les  a remplies  (2  p. ) 4oott 

i5  décembre  : à luy,  pour  90  toises  2/3  cube  de  ler- 
rau  qu’il  a voiture  du  potager  de  Versailles  dans  lesd. 

rigolles  pour  y planter  des  ifs 1 28**  t3s  4d 

A luy,  pour  700  toises  de  rigolles  qu’il  a fait  à lad. 
Montagne,  de  3 pieds  de  large  sur  i3  pouces  de  pro- 
fondeur, à 4S  la  toise,  et  une  toise  3/4  cube  de  fumier 

qu’il  a fourni,  à raison  de  i3**  la  toise 162**  ios 

Somme  de  ce  chapitre. 2588** 

FUMIERS. 

27  janvier-10  février  : à Rourguignon,  dit  Rutteau, 
terrassier,  pour  les  grands  fumiers,  terraux  et  mar  de 
vigne  qu’il  a fourni  pour  l’orangerie  de  Versailles  (2  p.). 
385** 

SABLE  DE  RIVIÈRE. 

2 juin -3  novembre  : à Jaques  et  Pierre  de  Lagarde, 
pescheurs,  pour  le  sable  de  rivière  qu’ils  ont  tiré  et  li- 
vré au  port  de  Saint-Cloud,  à 5S  le  muid  (4p.) 

438** ios 

2 juin -17  novembre  : à Christopue  Lafosse,  voitu- 
rier, pour  1753  muids  de  sable  de  rivière  qu’il  a voi- 
ture du  port  de  Saint-Cloud  à Versailles  et  Trianon 

(8  p.) 2n5«  45 

Somme  de  ce  chapitre  ......  2553**  i4s 

TREILLAGES. 

i3  janvier- 6 novembre  : au  nommé  Durel,  jardi- 
nier, parfait  payement  de  3845*+  6S  pour  les  treillages 
de  perches  de  châteignier  qu’il  a fait  pour  fermer  les 
bosquets  dans  le  jardin  de  Versailles  (11p.).  33g5tt  6S 
21  avril  : à luy,  pour  244  baliveaux  de  châteignier 
qu  il  a fourni  à Trianon  pour  redresser  les  maronniers 
d’Inde  et  les  ormes  des  jardins  de  Trianon,  à 1 3*  pièce 

1 58*+ 1 2* 

21  avril -22  septembre  : à luy,  pour  les  petits  treil— 

1 1 
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lages  d’échaiats  qu’il  a fait  pour  la  Montagne  d’eau,  et 
les  pieux  de  chesne  pour  porter  les  petits  pilastres  de 


fer  pour  lesd.  treillages  (5  p.) io43tt  12’ 

Somme  de  ce  chapitre 45g7tt  io‘ 


CHARPENTERIE. 

2 4 février-  3 o juin  : à Jean  Mallet,  charpentier,  pour 
les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a fait  au  château  de 
Versailles  depuis  le  2 4 novembre  1696,  et  les  trois  pre- 
miers mois  1697  (2  p.) 420tt3s8d 

10  février  : à Vallée,  charpentier,  pour  les  bois  qu’il 
a fourni  et  posé  pour  etrésillonner  les  murs  nouvelle- 
ment rétablis  dans  le  réservoir  sous  terre  de  Lalonne. . 

45^  i8s 

21  avril:  à Jean  Le  Moine  de  la  Chenaye,  marchand 
de  bois  à Paris,  pour  36  planches  de  bois  de  chêne 

qu’il  a fourni  pour  les  vaisseaux  du  canal 43H  45 

Aux  nommez  Le  Roux  et  Gabriel  Madger,  scieurs  de 
long,  pour  i45  thoises  de  planches  qu’ils  ont  sciées  et 

réduites  à un  pied  en  carré  pour  le  canal 48tt  3 5 

16  juin -3  novembre-:  aud.  Mauger,  pour  avoir  scié 
126  thoises  de  planches  et  une  poutre  de  bois  de  chêne 
qui  a servi  à faire  du  bordage  pour  la  galère  du  canal 


(3  p.) 5i«9s 

Somme  de  ce  chapitre 6o8tt  17"  8d 


couverture. 

26  may  : à la  veuve  et  aux  héritiers  d’EsTiENNE  Yvon  , 

couvreur,  à compte  des  ouvrages  de  couverture  faits  par 
lcd.  deflunt  pour  les  bâtimens  de  S.  M.  pendant  les  an- 
nées précédentes 1 3 1 7 2tt  8S  8 

28  juillet  : à elle,  à compte  de  ses  ouvrages  de  cou- 
verture au  château  de  Versailles  pendant  les  six  premiers 
mois  1697 253tt6s6d 

27  janvier- 19  may  : à Pichot,  couvreur  de  chaume, 
pour  avoir  rétabli  les  couvertures  des  glacières  de  Cla- 
gny,  Satory,  la  Ménagerie  et  celles  de  Trianon  (2p.).. 
8p«  5S  nd 

19  may  : à Gourlier,  pour  i3o  bottes  de  paille 
longue  qu’il  a fourni  pour  lesd.  glacières  ....  32tt  ios 
Somme  de  ce  chapitre.. . i3547tt  ios  iod 

MENUISERIE. 

i3  janvier  : à Barthélémy  Ducors,  menuisier,  parfait 
payement  de  1 1 i2tt  i4’  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a fait  au  château  pendant  les  mois  de 
may,  juin  et  juillet  1696 i2tt  i4s 

i3  janvier- 1"  décembre  : à luy,  à compte  de  ceux 


qu’il  a fait  depuis  le  mois  d’aoust  1696,  et  pendant 
l’année  courante  1697  (16  p.) £900** 

2 4 février  : à Louis  Nivet,  menuisier,  pour  les  ou- 

vrages de  menuiserie  qu’il  a fait  dans  l’appartement  de 
M.  le  marquis  d’O i86tt  8S 

3 novembre  : à Chevalier,  menuisier,  sur  les  ou- 

vrages de  menuiserie  qu’il  a fait  au  château  depuis  le 
i5  octobre  1696  jusqu’au  25  may  1697 200tt 

iâ  juillet-i  1 aoust  : à Pierre  Vedeau,  menuisier, 
pour  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fait  dans  le  ca- 
binet et  entresolle  de  M.  de  Barbezieux,  en  may  (2p.) 

527^  8S 

. 2 4 février  : à Girard,  menuisier,  pour  les  ouvrages 
de  menuiserie  qu’il  a fait  dans  la  chambre  de  M.  le  mar- 
quis de  Gesvre  au  château 212^9* 

10  février- 2 juin  : à Toulouzin,  menuisier,  pour  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fait  au  château  et  dans 
les  appartemens  de  M"  de  Pomponne  et  de  Torcy  (3  p.) 

584++  i5s 

8 septembre-i5  décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages 

au  château  et  à la  Ménagerie  (4p.) 67 1 

10  février  : à luy,  pour  plusieurs  menus  ouvrages 

qu’il  a fait  à plusieurs  croisées  du  château 29^ 

19  may  : à luy,  pour  avoir  démonté  et  reporté  au 
magasin  les  châssis  dormans  de  80  châssis  d’hyver  des 

croisées  des  deux  ailes  du  château 8ott 

6 octobre  : à luy,  pour  avoir  posé  lesd.  châssis  des 
apartemens  des  deux  grandes  ailes  du  château  et  de 

l’apartement  de  Monseigneur 1 8gtt 

3o  juin-iâ  juillet  : à luy,  pour  la  réparation  des 

caisses  de  l’Orangerie  (2p.) 385tt  5S 

6 octobre  : à luy,  pour  journées  de  compagnons  me- 
nuisiers qui  ont  travaillé  en  plusieurs  endroits  du  châ- 
teau de  Trianon 52tt  i55 

5 may  : au  nommé  Payart,  machiniste  de  l’Opéra, 
pour  la  machine  qu’il  a fait  dans  le  cabinet  de  Madame 
la  Duchesse,  pour  se  faire  enlever  dans  le  cabinet 

dessus 2 201f 

24  février:  à Loiseleur,  marchand  de  bois,  pour  les 
bois  qu’il  a fourni  pour  servir  de  platte  forme  sous  les 
murs  de  douve  du  réservoir  sous  terre  de  Latone,  du 

costé  du  Marais 97tt  17* 

21  avril -1"  décembre  : à luy,  pour  les  dosses  de  bat- 
teau  qu’il  a fourni  pour  faire  des  cloisons  à l’aparte- 
ment de  M.  de  Pontchartrain,  et  pour  couvrir  plu- 
sieurs regards  tant  à Trianon  que  dans  le  jardin  de 

Versailles  (3  p.). «•.■.-« 293^8’ 

1 9 may  : à luy,  pour  les  seaux  en  hotte  qu’il  a fourni 
pour  mettre  des  arbustes  au  pied  de  la  petite  palissade 
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à hauteur  d’apuy  dans  le  petit  jardin  du  Roy  à Trianon 

205*+ 

Somme  de  ce  chapitre 8846tt  ig5 

SERRURERIE. 

2 juin  : à Pierre  Roger,  serrurier,  pour  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a fait  au  château  pendant  1696.  17* 

i3  janvier  : à Thomas  Vallerand,  serrurier,  parfait 
payement  de  207*+  65  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a fait  au  château  de  Versailles  pendant 

le  mois  d’octobre  1696 107K  61 

i3  janvier- ier  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a fait  aud.  château  depuis  le  mois  de 
novembre  1696  jusqu’au  mois  d’octobre  1697  (13  P-) 

2o64*t  6’  2d 

7 avril -6  octobre  : à luy,  pour  les  pilastres  qu’il  a 
fourni  pour  les  petits  treillages  de  la  Montagne  d’eau 

(7  p.) 1 367W  ios 

16  juin  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  serrurerie  aux 

seaux  de  l’orangerie  de  Trianon io5tt 

i3  janvier-i5  décembre  : à Nicolas  Desjardins,  ser- 
rurier, pour  ses  ouvrages  de  serrurerie  au  château  de 
Versailles  et  à Trianon  depuis  le  mois  de  septembre 

1696  jusqu’au  mois  de  septembre  1697  (17  p.) 

35G3«  if  4d 

21  avril -16  juin  : à luy,  sur  les  pilastres  de  fer  qu’il 
a fourni  pour  les  petits  treillages  de  la  Montagne  (3p.) 

700+ 

t6  juin  : aus'  Ciioquart,  serrurier,  à compte  des  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a fait  dans  les  bâtiments  du 

Roy  les  années  précédentes 2 0tt 

A David,  serrurier,  à compte  des  ouvrages  de  serru- 
rerie qu’il  a fait  pour  le  Roy  les  années  précédentes,  ao** 
Somme  de  ce  chapitre  ....  7985*1  161  6d 

vitrerie. 

i3  janvier- 3 novembre  : à Bernard  Lespinouze,  vi- 
trier, pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a fait  au  châ- 
teau depuis  le  mois  d’aoust  1696  jusqu’au  mois  d’août 

1697  ( 1 0 P-  ) 2o4a«  115  6d 

6 octobre-i5  décembre  : à luy,  pour  les  réparations 

des  vitres  de  la  grande  orangerie  de  Versailles  pendant 

la  présente  année  1697  (3p.) 665+*  173  8d 

i5  décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  vitrerie  à 

l’aile  neuve  pendant  l’année  1697 . 276**  i8s 

27  janvier-i5  décembre  : à Gabriel  Janson,  vitrier, 
pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a fait  au  château  de- 
puis le  mois  d’octobre  1696  jusqu’au  mois  d’août  1697 
(*4  p.) 2698^  3S  qd 


6 octobre  : à luy,  sur  les  réparations  des  vitres  de 

l’orangerie  de  Trianon 200*+ 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 5883*+  ios  nd 

OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  DE  BRONZE. 

i3  janvier  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  pour  les 
ouvrages  de  cuivre  de  fonte  qu’il  a fait  pour  les  fontaines 
pendant  l’année  1 696 88tt 

27  janvier:  à Locbon,  dit  Percheron,  ébéniste, pour 
les  croissans  de  bronze  doré  d’or  moulu  qu’il  a fourni  et 
posé  aux  trumaux  des  croisées  de  la  grande  gallerie  pour 
servir  à arrester  les  rideaux,  à raison  de  7^  pièce.  2o3tt 

7 avril-16  juin:  à luy,  pour  18  croissans  et  autres 
ouvrages  de  cuivre  doré  qu’il  a fait  au  château  (2p.).. 
473**  i5s 

3 novembre -ier  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages 
de  bronze  qu’il  a fait  en  plusieurs  endroits  du  château 


(2  p.) 288**  9" 

Somme  de  ce  chapitre io53tt  4S 


DORURE. 

14  juillet  - 32  septembre  : à Guillaume  Desauziers, 

doreur,  pour  la  dorure  qu’il  a fait  au  lambris  de  M'ne  la 
comtesse  de  Maurepas,  pendant  le  mois  d’avril  dernier 
(2p.) 456+*  35 

15  décembre  : à luy,  pour,  avec  265tt  qu’il  a reçeus 

en  cinq  miliers  d’or  qui  luy  ont  esté  fournis,  provenant 
de  la  provision  restant  du  dôme  de  l’église  des  Invalides, 
faire  le  parfait  payement  de  497++  pour  la  dorure  qu’il  a 
fait  dans  la  petite  chambre  de  Monseigneur 282^ 

Somme  de  ce  chapitre 688**  3* 

PEINTURE. 

2 5 janvier- 2 5 août  : à Estienne  Bourgault,  peintre, 
parfait  payement  de  a 46 1 **  1 15  iod  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a fait  tant  au  château, 
à Trianon,  qu’autres  endroits,  depuis  le  1"  aoust  1696 
jusqu’au  dernier  mars  1697  (7  p.).  . . . i56i++  iis  iod 
20  octobre -1"  décembre  : à luy,  pour  sesd.  ouvrages 
de  peinture  depuis  le  mois  d’avril  (3p.)......  54 1 ** 

2 juin- 22  septembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
peinture  qu’il  a fait  à la  Montagne  pendant  la  présente 

année  1697  (5  p.) 1000** 

1 4 avril -22  septembre  : au  sr  Paillet,  peintre,  pour 
la  garde  et  entretien  des  tableaux  du  Roy  à Versailles, 
Trianon,  Marly,  Chaville  et  Meudon,  pendant  les  six  der- 
niers mois  1696  (2p.) 690+ 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 3792**  1 15  iod 
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SCULPTURE. 

7 avril  : au  sr  Beutin,  sculpteur,  pour  avoir  rétabli  la 

corniche  en  plâtre  des  deux  cabinets  de  Madame  la  Du- 
chesse au  château 36» 

1 9 may  : à luy,  pour  avoir  rétabli  deux  vazes  de 
marbre  de  couleur  qui  sont  dans  le  Labirinte 43» 

8 septembre- 20  octobre  : à luy,  pour  avoir  travaillé 
aux  groupes  du  char  d’Apollon,  Allée  royale  et  autres 


ouvrages  au  château  (2p.) 3 00»  7’ 

Somme  de  ce  chapitre 379++  7’ 


MARBRERIE. 

10  mars- 1 5 décembre  : à Pierre  Lisqui,  marbrier, 
pour  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a fait  au  château  pen- 
dant la  présente  année  1697  (5  p.) 732»  6S  5d 

1 7 may  : à luy,  pour  avoir  réparé  et  reposé  les  ta- 
blettes de  marbre  de  Languedoc  qui  sont  sur  les  murs 
rampans  de  la  Salle  du  bal 4i» 

8 septembre  : à luy,  pour  rétablissement  des  cordons 
de  marbre  du  pourtour  des  fossez  de  la  Salle  du  bal . . . 

1 Ai  H 2’ 

Somme  de  ce  chapitre 9i4»  83  5d 

ROCAILLES. 

28  juillet  — 1 1 aoust  : au  sr  Drouard,  rocailleur,  pour 
les  ouvrages  de  la  Salle  du  bal,  au  jardin  de  Versailles 
(2p.) 338»  i5s  iod 

PAVÉ. 

7 avril -ier  décembre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  par- 
lait payement  de  21 38»  i43  6d  pour  les  ouvrages  de 
pavé  qu’il  a fait  au  château  en  1696  et  1697  (3  p.)... 
432»  33  1 od 

19  may -8  septembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  gros 
pavé  de  grais  qu’il  fait  sur  le  chemin  de  Saint-Cyr  et 
autres  endroits  (6p.) i3oo» 

Somme  de  ce  chapitre 1732»  33  iod 

soudure  extraordinaire. 

5 may  : à Claude  Denis,  fontainier,  pour  la  soudure 
qu’il  a employé  aux  ouvrages  extraordinaires  des  fon- 
taines du  jardin  de  Versailles  en  1697 2 7 1 » 1 5* 

GUCES  AU  TEIN  ET  AUTRES. 

7-21  avril  : à Briot,  miroitier,  parfait  payement  de 
090»  pour  avoir  mis  au  tein  les  glaces  de  la  chambre- 
du  Roy  et  avoir  nettoyé  toutes  celles  des  apartemens  et 
galleries  du  château  (2p.) 290» 


15  décembre  : à luy,  pour  avoir  nettoyé  tous  les  mi- 

roirs et  glaces  des  croisées  des  apartemens  du  château 
de  Versailles  et  de  Trianon 1 3 5» 

i3  janvier- 17  février  : au  sr  Guymond  et  Compagnie, 
de  la  manufacture  des  glaces  façon  de  Venize,  à compte 
des  glaces  au  tein  qu’ils  ont  fourni  pour  le  Roy  (2  p.). . 

1100» 

Somme  de  ce  chapitre 1625» 

CHARRONNAGE. 

16  juin -17  novembre:  à Ringuet,  charron,  pour  les 

ouvrages  de  charonnage  qu’il  a fait  pour  la  sortie  en 
may,  et  leur  rentrée  en  octobre,  des  orangers  de  Ver- 
sailles (2  p.) 1 39»  1 5S 

RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

i3  janvier  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  avoir 
ramoné  et  rétabli  870  cheminées  au  château,  en  1696. 
248» 

21  avril -1 4 juillet  : à Pierre  Varisse,  pour  les  che- 
minées qu’il  a ramoné  au  château  pendant  les  six  pre- 


miers mois  (3  p.) 29.3»  ios 

Somme  de  ce  chapitre 54 1»  103 


VUID ANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

10  mars  : à Matiiurin  Arnaud,  vuidangeur,  pour  avoir 
dégorgé  et  vuidé  en  partie  le  tuyau  de  descente  qui 
passe  au  derrière  du  cabinet  de  Son  Altesse  Royale  Ma- 
dame la  Duchesse  , et  autres  ouvrages 65»  i53 

19  may  : à luy,  pour  vuidange  de  partie  de  la  fosse 
d’aysancc  qui  est  sous  l’appartement  de  M.  le  Prince, 

dans  la  cour  de  la  Bouche  du  Roy 1 1 9» 

6-20  octobre  : à luy,  pour  384  tonneaux,  à nS3  pièce 

(2  p.) 48o» 

Somme  de  ce  chapitre 664»  1 53 

DIVERSES  DÉPENSES  SOUS  M.  LEFEBVRE. 

i3  janvier- 20  octobre  : à Liard,  preneur  de  taupes, 
pour  celles  qu’il  a pris  dans  les  jardins  de  Versailles 
pendant  le  dernier  quartier  1696  et  les  trois  premiers 

1697  (4  p.) 276» 

29  janvier  : à la  veuve  La  Croix,  espinglier,  pour  les 
ouvrages  de  fil  de  laton  doré  qu’il  a fait  aux  châssis  de 
la  bibliothèque  des  registres  du  Roy,  chez  M.  de  Torcy. 

33» 

17  novembre  : à elle,  pour  le  fil  de  fer  qu’elle  a 
fourni  aux  croisées  du  garde-manger  de  la  Bouche  du 

Roy 26»  i2s 

1 0 février  : à Bras  d’Or  , taillandier,  pour  les  pioches 
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et  pics  qu’il  a fourni  pour  faire  les  trous  pour  planter 

des  marronniers  d’Inde  à Trianon 46tt 

2 4 mars-17  novembre  : à Duciiemin,  chaudronnier, 
pour  les  arrousoirs  de  la  pépinière  de  Trianon  qu’il  a 
racommodez,  et  avoir  rétabli  les  fautes  qui  étoient  sur  la 

couverture  de  cuivre  du  château  (3  p.) 196**  185 

21  avril -icr  décembre  : au  sr  François  Sorin,  mar- 
chand à Paris,  pour  les  fournitures  d’arcanson,  soufre, 
suif  et  autres  choses  qu’il  a fournies  pour  les  vaisseaux 
et  barques  du  canal  pendant  la  présente  année  1697 

(2  p.) 5i4«  i3s 

21  avril  : à Gelou,  cloutier,  pour  les  clouds  qu’il  a 
fourni  pour  rétablir  lesd.  vaisseaux  et  barques..  . i5gtt 
3o  juin  : à d’Huet,  pour  avoir  resoudé  les  branches 
de  cuivre  du  chesne  verd  du  Marais  et  autres  ouvrages. 
58**  7“ 

14  juillet  : à Le  Comte,  charpentier  des  vaisseaux  du 

canal , pour  deux  voyages  qu’il  a fait  à Rambouillet  et  un 
à Paris  pour  les  ouvrages  desd.  vaisseaux 3o** 

11  aoust  : au  sr  de  Vanolles,  trésorier  général  de  la 
Marine , pour  son  remboursement  de  ce  qu’il  a payé  au 
Havre  de  Grâce  pour  plusieurs  cordages  et  ustencils  qui 

ont  esté  envoyés  pour  lesd.  vaisseaux 886**  3S  r]i 

29  septembre  : à Piiilippes  Laurens,  pour  la  voiture, 
de  Rouen  au  port  de  Sève,  des  agrès  envoyez  du  Havre 

pour  les  vaisseaux  du  canal  de  Versailles 60** 

1 7 novembre  : à Le  Roy,  tourneur,  pour  une  échelle 
de  33  pieds  pour  la  Colonnade,  et  autres  ouvrages.  . . . 
21**  i6s 

15  décembre  : à Le  Maire,  fayencier,  pour  882  car- 

reaux de  Hollande  gris  de  lin  et  à paysage,  qu’il  a four- 
nis pour  les  cascades  de  Trianon,  à 2 5**  le  cent 

2 2 0**  ios 

Somme  de  ce  chapitre 2627^  19’  7d 

OUVRIERS  À LA  JOURNÉE  DU  ROY. 

i3  janvier-i5  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  dans  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Versailles  depuis  le  21  décembre  1696  jusqu’au 

^•décembre  1697  (95  p.) 2895**  125  2d 

2 4 février- 1er  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à 
jetter  les  neiges  de  dessus  les  combles  et  marches  d’es- 
caliers du  château  de  Trianon  (2  p.) 54**  163  6d 

i5  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux  ouvrages 
dépendans  du  feu  d’artifice  que  l’on  a tiré  le  jour  du 

mariage  de  Monseigneur  le  duc  de  Rourgogne 

339**os4d 

A Macuet,  capitaine  au  régiment  des  Gardes  Suisses, 


pour  être  distribuez  aux  sergens  et  aux  Suisses  qui  ont 


gardé  led.  feu  d’artifice,  suivant  le  rolle ia4** 

Somme  de  ce  chapitre 34i3**  9“ 
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MAÇONNERIE. 

20  janvier- 8 décembre:  à Gérard  Marcou,  entre- 

preneur, pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a fait 
dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 
depuis  le  mois  de  décembre  1696  jusqu’au  mois  de 
novembre  1697  (18  p.) 5228**  4s3d 

21  juillet:  à la  veuve  Guillaume  Pouillet,  entrepre- 

neur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  faits  par  led. 
deffunt  en  la  dépendance  du  château  de  Versailles  les 
années  précédentes 1 4 1 o**  1 5S 

20  janvier  : à Lamoureux,  maçon,  parfait  payement 
de  6i3**  1 7S  Gd  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a fait  en  1696  en  plusieurs  logemens  des 
Suisses  du  grand  et  petit  parc,  à la  faisanderie  de  Ren- 

nemoulin  et  à la  ferme  de  la  ménagerie  de  Gallye 

1 13**  1 7S  6d 

1 7 février- 1 7 mars  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu'il  a 
fait  à plusieurs  pavillons  des  Suisses  du  grand  et  petit 

parc  de  Versailles  (2  p.) 1 3 g tt 

3i  mars- 7 juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a 
fait  à plusieurs  pavillons  des  Suisses  du  grand  et  petit 
parc  de  Versailles,  et  d’un  pont  qu’il  a fait  proche  Noisy 
(5  p.) 438*tii3  id 

a 6 may-4  aousl  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu  il  a fait  au  château  et  haras  de  Saint- Léger 

(5  p-) 58g**  105 

7 juillet — 1 3 octobre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a fait  à la  ferme  de  Gallie  et  en  plu- 
sieurs endroits  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles,  pen- 
dant le  deuxième  quartier  1697  (6  p.)..  . 939*1  4S  iod 
2 4 novembre- 22  décembre  : à luy,  à compte  desd. 
ouvrages  pendant  le  troisième  quartier  (3p.)...  35o** 
17  mars- 23  juin  : à Denis  Anceau,  fontainier,  par- 
fait payement  de  709**  i2s  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  ciment  et  de  contre-voûtes  qu’il  fait  dans  l’aqueduc 


de  la  Geurinière  (3p.) 3og**  i2s 

Somme  de  ce  chapitre 95 1 9*+  os  8d 


TERRASSES. 

6 janvier- 22  décembre:  à Rem  y Janson,  terrassier, 
pour  avoir  rempli  de  glace  les  glacières  et  magasin  du 
Parc-aux-Cerfs  (2  p.) 75/itt  t3s  4d 
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29  septembre- 27  octobre  : à la  veuve  Florent  Félix, 
terrassier,  pour  les  ouvrages  de  terrasse  qu’elle  a fait 

dans  l’avant-cour  du  château  de  Versailles  (2  p.) 

aigtt  103 

10  novembre:  à elle,  pour  ouvrages  de  terrasse  dans 
les  bâtimens  des  dehors  du  château,  pendant  octobre  et 
novembre  dernier 1 0 1 *+  55 

14  avril:  à elle,  pour  transport  de  terre  à un  pont 
fait  proche  Noisy,  et  pour  avoin  rebouché  plusieurs  trous 

le  long  des  aqueducs  du  petit  parc  de  Versailles 

1 9tt  8S  9d 

9 juin:  à elle,  pour  les  fossez  neufs  qu’elle  a fait  faire 
et  les  cuvettes  qu’elle  a fait  nettoyer  dans  la  plaine  de 
Chèvreloup 7 1 7*  6d 

18  aoust-2  4 novembre  : à elle,  pour  avoir  fait  remplir 
plusieurs  trous  et  ravines  causées  par  les  pluies  en  divers 
endroits  du  petit  parc,  dans  la  plaine  de  Roquancourt 
(a  p.) 57V 

18  avril -may:  aux  nommez  Pautonnes,  pour  leurs  ou- 
vrages de  terre  à l’abreuvoir  de  la  ménagerie  de  Gallye 
et  les  batardeaux  qu’ils  y ont  fait  (3p.)....  166*+ g3  2d 

21  juillet—  1 3 octobre  : à eux,  pour  l'entretien  des 
rigolles  des  plaines  de  Bue  et  de  Saclay,  pour  le  2°  et 
3e  quartier  1697(2  p. ) 100*+ 

1 5 septembre  : à eux,  pour  journées  passées  à net- 
toyer les  acqueducs  à Bue  et  autres  ouvrages.  . io“ 

28  a v ri  1 - 9 juin  : à Jean  Flabé,  terrassier,  pour  les 
terres  qu’il  porte  sur  la  chaussée  de  l’étang  de  Holande 
pour  la  recharger  à l’endroit  du  puisard  où  elle  s’est 


beaucoup  affaissée  (2  p.) i34ttios  6d 

Somme  de  ce  chapitre i65ott  n53d 

CHARPENTERIE. 


3 mars  : à Jean  Mallet,  charpentier,  pour  les  ou- 
vrages de  charpenterie  qu’il  a fait  dans  les  bâtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles,  pendant  novembre  et 
décembre  1696  et  janvier  1697 1 ^7**  i8"iod 

1 5 septembre  - 8 décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 
de  charpenterie  pendant  l’année  1697  (7  p.) . . 2100*+ 

2 3 juin:  à I^ouquet,  charpentier,  pour  ses  ouvrages  de 

charpenterie  au  château  et  haras  de  Saint-Léger,  pen- 
dant may  et  juin  1697 6otti5a 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 2 3o8*+  i33 104 

COUVERTURE. 

3 mars- 12  may:  à la  veuve  d’EsnENNE  Yvon,  cou- 
vreur, à compte  des  ouvrages  de  couverture  qu’elle  fait 
faire  aux  écuries  des  gardes  du  Roy  (4  p.) . . . . 1600+1 

21  juillet:  à elle,  pour  ouvrages  et  rétablissement  faits 


dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  pendant  les  six 

premiers  mois  1691  . 201^6’ 8d 

i5  septembre  : à elle,  sur  ses  ouvrages  de  couverture 
au  logement  des  séminaristes  de  l’ancienne  église  pa- 

roissialie  de  Versailles 2 00tt 

17  février- 7 juillet  : à elle,  pour  les  ouvrages  qu’elle 
a fait  faire,  outre  son  entretien,  à plusieurs  pavillons 
des  Suisses  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles  et  à la 
ménagerie  de  Gallye,  pendant  les  six  derniers  mois  1696 

et  six  premiers  1697  (2  p.) 196++  16“  iod 

4 aoust  : à Poiret,  couvreur,  pour  ouvrages  faits  au 
château  de  Saint-Léger,  outre  son  entretien  ordinaire, 
depuis  le  1"  janvier  1695  jusqu’à  présent. . . 53++  7’  6d 
10  novembre-8  décembre  : à Grégoire  Madrier, 
pour  les  couvertures  de  chaume  qu’il  a fait  au  magasin 

du  pont  de  Bue  (2  p.) 7*  6d 

10  novembre:  à ladite  veuve  d’ÉTiENNE  Yvon,  pour  les 
ouvrages  de  couverture  aux  pavillons  des  écluses  et  re- 
gards des  étangs  du  grand  parc  de  Versailles,  pendant 


les  trois  premiers  quartiers  1697 3gtt  7”  6d 

Somme  de  ce  chapitre 2 36o++  6" 

MENUISERIE. 


3 février- 17  mars  : à Gauray,  menuisier,  parfait 
payement  de  835++  5’  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a fait  pour  les  bâtimens  des  dehors  du 
château  de  Versailles  pendant  les  quatre  derniers  mois 

1696  (3  p.) 535++  51 

3i  mars- 22  décembre  : à luy,  pour  lesdits  ouvrages 
de  menuiserie  pendant  l’année  1697(17  p.)  2653++  17* 
3 février  : à la  veuve  François  Ratigeois,  parfait  paye- 
ment de  811++  io!  à quoy  montent  les  ouvrages  de  me- 
nuiserie par  luy  faits  tant  à Clagny  qu’à  la  grande  écurie 

du  Roy  à Versailles,  en  1682  et  1 6 83 176+1  103 

24  novembre:  à Pierre  Martin,  menuisier,  à compte 
des  ouvrages  qu’il  a fait  aux  bâtimens  des  dehors  du 

château  en  1 685 100++ 

17  février  : à Pierre  Remy,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  602++  4*  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’il  a fait  dans  les  bâtimens  des  dehors  du  châ- 


teau de  may  à décembre  1696 2 52++  4S 

28  avril -22  décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de 
menuiserie  pendant  1697  (10  p.) i835++i23  6d 


6 janvier -37  octobre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a fait,  pendant  les  six  derniers  mois 
1696  et  l’année  1697,  tant  à Gallye  qu’aux  faisanderies 
de  Rennemoulin,  aux  portes  des  Suisses  et  en  plusieurs 
endroits  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles  (3  p.). . .'. 
.* 2o5*+  105 
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28  juin:  à Debray,  pour  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a fait  au  château  et  haras  de  Saint-Léger.  169*  i5s 
Somme  de  ce  chapitre 5928*i33  6d 

SERRURERIE. 

20  janvier- 3 février  : à Ta vernier,  serrurier,  parfait 
payement  de  570*9’  à quoy  montent  les  chevilles, 
clouds  et  pattes  qu’il  a fourni  au  magasin  du  fer  desdits 
bâtimens  pendant  les  six  derniers  mois  1696  (2  p.) . . . 

370*9* 

3i  mars- 8 décembre  : à luy,  sur  lesdites  fournitures 

pendant  l’année  1697  (3p.) 653*  10’ 3d 

8 décembre  : à Jaques  Froment,  serrurier,  pour  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  pour  l’orgue  de  l’église 

parroissialle  de  Versailles,  en  1689 i53*  i43 

22  décembre  : au  sr  Crosnier,  marchand  de  fer,  pour 
trois  poésies  de  fonte  de  fer  qu’il  a livré  au  magasin  du 

fer i56* 

20  janvier- 17  février:  à Nicolas  Desjardins,  serru- 
rier, parfait  payement  de  5/17*  i33  3d  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  dans  les  bâtimens 
des  dehors  du  château  de  Versailles  depuis  le  mois  de 

may  jusqu’au  mois  de  décembre  1696  (2  p.) 

397* i38  3d 

8 mars  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a 

fait  à l’hôtel  des  inspecteurs  en  1696 12/1*  103 

28  avril- 2 2 décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  ser- 
rurerie qu’il  a fait  dans  les  bâtimens  des  dehors  du  châ- 
teau de  Versailles  pendant  1697  (10  p.).  . 1^69*  7’  8d 
20  janvier  - 22  décembre  : à Thomas  Vallerand,  serru- 
rier, pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  dans  les 
bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  depuis  le 
mois  de  décembre  îGgGjusqu’aumoisde  novembre  1697 

( i4  p.) 2271*  2’  6d 

6 janvier:  à luy,  pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il 
a fait  dans  le  grand  parc  de  Versailles  et  du  costé  de 

Ghâteaufort  pendant  les  trois  derniers  mois  1696 

89*  163  4d 

3i  mars  : à luy,  pour  ses  ouvrages  dans  le  grand  et 
petit  parc  de  Versailles  et  magasin  du  pont  de  Bue  pen- 
dant les  trois  premiers  mois  1697 91*  2*  2d 

i5  septembre -8  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 
pendant  les  neuf  derniers  mois  1697  (2  p.).  i76*io‘8d 
17  février:  à luy,  pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il 
a fait  aux  soupapes  de  l’étang  du  Ménil,  et  autres  en- 
droits pendant  1697 16*  8” 

6 janvier:  au  sr  Houry,  pour  réparations  de  menui- 
serie, serrurerie  et  vitrerie,  qu’il  a fait  faire  en  la  maison 


de  la  Croix-Blanche , seize  au  Perray,  qui  estoit  destinée 
pour  son  logement  en  qualité  d’inspecteur 65* 

8 décembre  : à la  veuve  du  sr  Françoise,  marchande 
de  fer,  à compte  des  contre-cœurs  de  cheminées  qu’elle 
a livré  au  magasin 3oo* 

Somme  de  ce  chapitre 63 1 5*  3*  8d 

VITRERIE. 

20  janvier- 22  décembre  : à Bernard  Lespinouze,  vi- 
trier, pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  dans  les 
bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  depuis  le 
moisd’octobre  1696  jusqu’au  mois  d’aoust  1697  (10  p.) 
1 721*  1 15  2d 

6 janvier  - 10  novembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
vitrerie  qu’il  a fait  en  1696  et  1697  à partie  des  pavil- 
lons du  grand  et  petit  parc  de  Versailles  (2p.) 

i56*  7’  2d 

20  janvier- 3 mars:  à Gabriel  Janson,  vitrier,  parfait 

payement  de  5 44*  i5’8d  pour  les  ouvrages  de  vitrerie 
qu’il  a faits  dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de 
Versailles  pendant  les  mois  de  novembre  et  décembre 
1696  (2  p.) 39/1*  i5’  8d 

17  février- 22  décembre  : à luy,  pour  lesdits  ouvrages 
depuis  le  mois  de  janvier  jusqu’au  mois  d’octobre  1697 

(8  P-) 9 ii5  9d 

6 janvier- 10  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à 
partie  des  pavillons  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles 
en  1696  et  1697  (2  p.) i32*i3*iod 

Somme  de  ce  chapitre 3346*  19*  7d 

PLOMBERIE. 

21  juillet  : à Jacques  Lucas,  plombier,  sur  les  ou- 

vrages de  plomberie  qu’il  a fait  dans  les  bâtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles  pendant  les  six  premiers 
mois  1697 200* 

GROSSE  PEINTURE. 

3 mars- 28  avril  : à Estienne  Bourgault,  peintre, 
pour  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a fait  dans 
les  bâtimens  des  dehors  du  château  et  dépendances  pen- 
dant les  quatre  derniers  mois  1696(2  p.).  2/12*  io“  5d 

28  avril- 24  novembre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages 


pendant  l’année  1697  (5p.) 6o3*  i8'7d 

Somme  de  ce  chapitre 846*  9* 


PAVÉ. 

12  may- 24  novembre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur 
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ses  ouvrages  dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de 

Versailles  pendant  la  présente  année  1697  (A  p.) 

762^ 1 A5  7d 

6 janvier- 3 mars  : à Denis  Anceau,  fontainier,  à 
compte  des  ouvrages  de  pavé  qu’il  a fait  dans  les  aque- 
ducs des  eaux  bonnes  à boire,  de  Glatigny  à Versailles 


(2  p.) 200tt 

Somme  de  ce  chapitre 962++  1 43  7'1 


OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

9 janvier  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  pour  les  ou- 
vrages de  cuivre  qu’il  a fait  pour  les  fontaines  des  de- 
hors et  dépendances  du  château  de  Versailles.  28^  ios 

SCULPTURE. 

2G  may  : à Dauphin  de  Sainte-Marie,  sculpteur,  par- 
fait payement  de  i32  2tt  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
sculpture  en  plâtre  et  stuc  qu’il  a fait  aux  corniches  des 
cabinets  des  apartements  de  la  grande  aile , du  côté  des 
réservoirs,  en  1688 272^ 

MARBRERIE. 

9 juin  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  ouvrages  de 

marbre  à la  Chancellerie  à Versailles 2Ôtt 

RAMONNAGES  DE  CHEMINÉES. 

6 janvier  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les  che- 
minées qu’il  a ramonnées  dans  les  bâtiments  des  dehors 
du  château  de  Versailles  pendant  les  huit  derniers  mois 
1696 171^  is  3d 

1 A avril- 27  octobre  : à Pierre  Varisse,  autre,  sur 
les  cheminées  qu’il  a ramonnées  auxd.  endroits  pendant 

les  trois  premiers  quartiers  1697  (3  p.) 3o6*t  ios 

Somme  de  ce  chapitre 677^  1 1*  3d 

VUIDANGES  DE  FOSSES. 

G janvier  : à Mathürin  Arnaud,  vuidangeur,  pour  une 
fosse  d’aysance  qu’il  a vuidée  à la  petite  écurie  du  Roy 
à Versailles  et  un  dégorgement  dans  l’hôtel  des  Inspec- 
teurs  2 1 oN 

3-17  mars  : à luy,  pour  les  fosses  qu’il  a vuidées  à la 

grande  et  petite  écurie  du  Roy  à Versailles  (2  p.) 

eGAtt  105 

10  novembre  : à luy,  pour  plusieurs  dégorgemens 


qu’il  a fait  ausd.  fosses  d’aysances . 28^ 

Somme  de  ce  chapitre 5o2tt  ios 


CONDUITES  DE  FER  DE  FONTE. 

3i  mars -12  may  : à Charles-François  Pollard,  par- 


fait payement  de  5835^  7*  à quoy  montent  les  tuiaux 
de  fonte  de  fer  qu’il  a fait  déposer  près  Maintenon  et 
voilurer  pour  Marly  en  1 696  (3p.) 21 35N  7* 

26  may- 8 décembre  : à luy,  sur  le  déposage  et  re- 

posage des  conduites  de  tuiaux  de  fer  des  fontaines  du 
château  de  Marly  (A  p.) i6oott 

21  juillet- 27  octobre  : à luy,  sur  les  conduites  d’un 
pied  de  diamètre  qu’il  fournit  pour  Marly  (2  p.).  25oott 

18  aoust  : au  sr  Coulon,  à compte  de  200  toises  de 
tuiaux  de  8 pouces  qu’il  fournit  pour  Marly.  . . i5oott 

27  octobre:  à luy,  à compte  d’une  conduite  de  fer 

d’un  pied  qu’il  fournit  pour  Meudon 3ooott 

1"  septembre-8  décembre  : à Louis-François  Po- 
lard,  sur  le  déposage  et  reposage  des  conduites  de  tuiaux 
de  fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Meudon 

(2  p.) A26H  As  2d 

Somme  de  ce  chapitre  ...  îiiôitt  iis2d 

DÉPENSES  EXTRAORDINAIRES  SOUS  M.  LAMBERT. 

G janvier- 2 2 décembre  : à Bourdin,  marchand,  pour 
les  toiles  qu’il  a fourni  et  posé  aux  croisées  des  écuries 
du  Roy  à Versailles  et  de  Madame  la  duchesse  de  Bour- 
gogne (2p.).. i79tti9sAd 

6 janvier  : à Ringuet,  charon,  pour  des  manches  d’ou- 
tils et  maillets  qu’il  a fourni  pour  l’emplissage  des  gla- 
cières et  pour  la  petite  charrette  du  magasin. . . 79**  5 5 

3i  mars  : à luy,  pour  les  roulions  qu’il  a fourni  et 
posé  aux  râteliers  des  écuries  des  gardes  du  corps  du 
Roy Aatt  8S 

26  may  : à Pierre  Durand,  pour  la  toile  qu’il  a fourni 
pour  les  croisées  des  écuries  des  gardes  du  corps  du 
Roy 17^9’  iod 

23  juin  : à Baptiste.  . . . (sic),  fontainier,  pour  avoir 
plongé  dans  les  regards  de  l’étang  de  Roquancourt  pour 
acomoder  les  soupapes 2 0ti 

22  décembre  : à Dubuisson,  charon,  pour  les  mail- 
lets, manches  de  crocs  et  coignées  qu’il  a fourni  pour 

remplir  de  glaces  les  glacières  du  Parc-aux-Cerfs 

126^  ios 

Somme  de  ce  chapitre A 65R  125  2d 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  SOUS  M.  LAMBERT. 

6 janvier- 2 2 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  au  magasin  des  démolitions 
depuis  le  i5  décembre  1696  jusqu’au  20  décembre 


1697  (26  p.) 27Aitt  2 s 

Aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  au  magasin  des  plombs 

pendant  le  même  temps  (26  p.) 332tt  As 

A ceux  du  poids  du  fer,  idem  ( 2G  p.).  . . . 3qAtt  jS5 
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6 janvier- ier  décembre  : à ceux  qui  onl  travaillé  tant  ! 
à l’entretien  des  foniaines  des  eaux  bonnes  à boire  I 
qu’aux  nivellemcns,  depuis  le  mois  de  décembre  1696 
jusqu’au  mois  de  novembre  1697  O 2 P-)  • • • 646tt  12“ 

Somme  de  ce  chapitre 4n4tt  163 

ENTRETIENS  DES  ROUTES  ET  FOSSEZ. 

20  janvier- 2 2 décembre  : aux  Suisses  des  portes  du  j 
grand  parc  qui  ont  eu  soin  de  dégorger  les  grilles  par 
où  passent  les  eaux  sauvages  qui  vont  dans  les  étangs  de 
Saclay,  et  pour  quelques  autres  menues  dépenses  faites 
sous  le  sr  Crescent,  pendant  1696  et  1697  (2  p.).  . . . 

3a6« 

3 février- 27  octobre  : à Florent  Félix  et  à sa  veuve, 
pour  l’entretien  des  routes  des  environs  de  Versailles 
pendant  les  six  derniers  mois  1696  et  les  six  premiers 

1697  (4  p.) 4 oott 

A Janson  le  jeune,  pour  l’entretien  des  rigolles  et 
pierrées  du  petit  parc  de  Versailles  et  la  décharge  du 
canal  jusqu’à  Vilpreux  pendant  le  même  temps  (4  p.).. 

Août 

A Poiret,  pour  celuy  des  couvertures  du  château  et 
bai  as  de  Saint-Léger  pendant  le  mémo  temps  (4  p.)... 

Aoott 

20  janvier-i4  avril  : au  sr  Pautonne ',  pour  celuy  de 
toutes  les  rigolles  de  la  plaine  de  Bue  et  de  Saclay,  pen- 
dant les  trois  derniers  mois  de  1 696  et  les  trois  pre- 
miers mois  de  1697  (2  p.) îoott 

20  janvier  : à luy,  pour  avoir  fouillé  6 toises  1/2 
cube  de  terre  pour  faire  un  petit  fossé  le  long  du  gros 
mur  de  l’aqueduc  de  Bue yti  i5s 

Somme  de  ce  chapitre 1 G35+1  i5s 

DIVERSES  DÉPENSES  SOUS  JIM.  CRESCENT  ET  PARISOT. 

17  février  : à Lefebvre,  garde  à Bue,  pour  200  1/2 
de  chaulme  qui  a esté  employé  pour  couvrir  le  magasin 

de  Bue ! 1 3+1  5S 

3i  mars  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  à la  journée 
du  Roy  pour  nettoyer  les  aqueducs  du  Trou-Sallé  et  le 

pont  de  Bue  pendant  deux  semaines 29N  10’ 

9 juin  : au  sr  Janson,  tant  pour  les  planches  qu’il  a 
lourni  en  1696  et  1697  pour  couvrir  partie  des  pier- 
rées derrière  Trianon  et  dans  le  pré  Saint-Pierre,  que 

pour  une  rigolle  neuve  qu’il  a faite ' 1 i8tt  ios  j 

ier  septembre  : au  sr  Huet,  quincaillier,  pour  ouvrages  | 
de  fil  de  fer  qu’il  a fait  à la  grande  grille  au  bout  du 
canal  de  Versailles 1 3*t  5*  j 

1 Ou  POTONNE. 
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22  décembre  : au  sr  Lachambre,  garde-rigolJe,  pour, 
avec  2 0h  que  le  vieux  cheval  a été  vendu,  faire  i5ott 


pour  un  cheval  neuf  qu’il  a achepté i3ott 

6 janvier  : aux  nommez  Carelu,  Chesnot  et  autres, 
pour  menues  dépenses  faites  sous  le  sr  Parisot.  i5tt  19’ 
28  avril  : à Pierre  Raval  et  autres,  idem..  . . 22**  2” 

4 aousl  : à Baciielot  et  autres,  idem 12**  ios 

i5  septembre -8  décembre  : à Lionnois  et  autres, 

idem  (2  p.) 3ytt  i6s 

i3  octobre  : à Liurens  Gosselin,  idem,  pour  menues 
dépenses 75**  8! 


A Jean  Roger,  chaufournier,  pour  huit  poinçons  de 
chaux  qu’il  a fourni  et  livré  à l’étang  du  Ménil  pour  le 
gobetage  du  mur  de  la  chaussée,  à 4**  5S  le  poinçon.  34** 
Somme  de  ce  chapitre 5o4tt5s 

DIVERSES  DÉPENSES. 

6 janvier- 10  novembre  : aux  hommes  qui  ont  travaillé 
à la  journée  du  Roy,  sous  la  conduite  des  srs  Bourgault 
et  Matis,  arpenteurs,  à leur  ayder  à faire  les  arpentages 
des  bois  et  des  autres  héritages  occupez  par  les  travaux 
du  Roy  des  environs  de  Versailles,  depuis  le  mois  de 
novembre  1696  jusqu’au  mois  d’octobre  1697,  y com_ 
pris  1 3 o**  pour  du  papier  à dessiner,  toile  pour  coler 
des  cartes,  chandelles  et  autres  frais  par  eux  faits  pen- 
dant l’année  1696  (6  p.) io55tt 

10  février-i5  décembre  : auxd.  sls  Bourgault  et 
Matis,  arpenteurs,  pour  leurs  apointemens  du  dernier 

quartier  1696  et  des  trois  premiers  1697  (10  p.) 

36oott 

1 3 janvier- 7 juillet:  au  sr  CuurriN,  dessinateur,  pour 
son  remboursement  de  la  dépense  qu’il  a fait  dans  le 
bureau  des  plans  des  Bàtimens  pendant  les  six  derniers 
mois  1696  et  les  six  premiers  1697  (2  p.).  . 1 6 4 *+  8 ' 
20  janvier  : au  s1'  Muguet,  imprimeur,  îfio**  pour 
5 miliers  d’imprimez  d’ampliations  concernons  les  Bàti- 
mens, à 3o*t  le  milier,  et  5tt  pour  too  imprimez  portant 
deffenses  aux  laquais  d’entrer  dans  le  jardin  de  Luxem- 
bourg, le  tout  fourni  pendant  169(1 i55tt 

27  janvier  : au  s'  Delaunay,  tailleur,  pour  8 justau- 
corps et  un  manteau  des  livrées  du  Roy,  qu’il  a faits  et 
fournis  pour  les  huit  gardes-rigolies  de  S.  M. . 4g8H  11* 
Au  sr  Tanevot  le  père,  dessinateur,  par  gratification, 
y compris  les  frais  de  papier  à dessiner,  plumes,  crayons 
et  couleurs  qu’il  a employez  à plusieurs  mémoires  et 

desseins  faits  en  1 696 1 20*f 

e4  février  : au  sr  Crescent,  pour  ce  qu’il  a payé  pour- 

un  cheval  d’un  des  gardes-rigolies 225** 

e3  juin- 22  décembre:  au  sr  Mesmyn,  pour  la  provi- 

12 
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sion  de  bois  et  chandelle  et  autres  dépenses  qu’il  a fait 
pour  les  bureaux  de  la  Surintendance  des  Bâtimens  pen- 
dant l’année  1697  (3  p.) 179^H  3*  6d 

1 8 aoust  : au  s'  Le  Goux,  pour  un  cheval  qui  lui  a été 

acbepté  pour  le  garde  du  Menil 25o* 

Somme  de  ce  chapitre 7862*  2s6d 

ENTRETIEN  DES  RIGOLLES  ET  ACQUEDUCS. 

6 janvier  - 1 3 octobre  : à Lionnois  pere , pour  en- 
tretien des  rigolles  et  aqueducs  de  la  plaine  de  Cognières 
pendant  le  dernier  quartier  1696  et  les  trois  premiers 

1697  ( 4 p.) 20°tt 

A Lionnois  fils,  pour  lesd.  entretiens  a la  plaine  de 

Trappes  pendant  le  même  temps  (4  p.) 200tt 

A Fubé,  pour  lesd.  entretiens  à la  plaine  du  Perray 

pendant  le  même  temps  (4  p.) 90°tt 

Somme  de  ce  chapitre 600* 

JARDINS  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

3i  mars  - 1 0 novembre  : à François  Le  Normand,  jar- 
dinier ayant  l’entretien  du  jardin  potager  de  Versailles, 
à compte  dud.  entretien  pendant  la  présente  année 

(17  p.) 10200* 

1 3 janvier -7  avril  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  ayant 
l’entretien  de  tous  les  ouvrages  de  marbre  d’architecture , 
parfait  payement  de  2000*  pour  led.  entretien  pendant 

1696  (4  p.) 65o* 

5 may-3  novembre  : à luy,  à compte  dud.  entretien 

pendant  l’année  1697  (7  p.) io5o* 

20  janvier:  à Philbert  Depuis  le  fils,  jardinier,  pour 
l’entretien  du  jardin  de  la  Surintendance  des  Bâtimens 

de  Versailles  pendant  1696 100* 

2 4 février:  à Charles  Janson,  jardinier,  pour  l’entre- 
tien du  jardin  du  cheny,  pendant  une  année  finie  le 

5 octobre  1696 7°tt 

A Nicolas  Gombault,  jardinier,  pour  l’entretien  de 
celuy  de  la  Chancellerie,  pendant  une  année  qui  finira 

le  1 1 avril  prochain 60* 

a4  mars  - 3 novembre  : à Henry  Dupuis,  jardinier,  ayant 
l’entretien  des  allées  du  jardin,  orangerie  et  pourtour 
du  canal  de  Versailles,  à compte  dud.  entretien  pendant 

1 697  (17  p.) 10200* 

A André  Dupuis  le  fils,  ayant  l’entretien  des  jardins 

et  pépinières  de  Trianon,  à compte  dud.  entretien  pen- 
dant 1697  (17  p.) 85oo* 

7 avril -3  novembre:  au  sr  Bertin,  sculpteur,  à compte 
de  l’entretien  de  toutes  les  figures  et  autres  ouvrages  de 
sculpture  en  marbre  pendant  l’année  1697  (7  p»)*  • • • 
84  o* 


21  avril -20  octobre  : à Remy  Janson,  pour  l’entretien 
des  allées,  plattes  bandes  et  gazons  de  la  pièce  des 
Suisses,  du  mail,  des  pisceas  plantez  au  bout  du  canal, 
des  palissades  de  charme  autour  des  clôtures  des  trois 
faisanderies,  et  prez  la  grille  de  fer  servant  de  porte  pour 
entrer  à la  Ménagerie,  pendant  les  six  derniers  mois 

1696  et  les  trois  premiers  1697  (3p.) 7.^0* 

19  may-20  octobre:  au  sr  Drouard,  pour  l’entretien 
desrocailles  desd.  jardins  pendant  l’année  1697  (4p.). 

1 3oo* 

Somme  de  ce  chapitre 33770* 

FONTAINES  DE  VERSAILLES  ET  TRIANON. 

6 janvier- 1 3 octobre:  à Denis  Anceau,  ayant  l’entre- 
tien des  aqueducs  et  conduites  de  tuiaux  des  eaux  bonnes 
à boire,  pour  led.  entretien  pendant  les  six  derniers 

mois  1696  et  six  premiers  1697  (4p.) 600* 

i3  janvier- 24  mars:  à Claude  Denis  l’aîné,  parfait 
payement  de  456o*  pour  l’entretien  des  fontaines  de 

Versailles  pendant  l’année  1696  (3p.) 1 i4o* 

5 may-3  décembre:  à luy,  à compte  dud.  entretien 

pendant  l’année  1697  (7  p.) 2660* 

i3  janvier-24  mars:  à Remy  Denis  le  jeune,  parfait 
payement  de  1800*  pour  l’entretien  des  fontaines  de 
Trianon,  de  la  fontaine  de  la  décharge  du  canal  et  des 
réservoirs  au-dessus  de  Trianon  pendant  1696  (3  p.).  • 

54o* 

5 may-3  décembre  : à luy,  à compte  desd.  entretiens 

pendant  l’année  1697  (7  p.) 980* 

i3  janvier -6  octobre  : à Maisonneuve,  garçon  fon- 
tainier  à Trianon,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier 

1696  et  des  trois  premiers  1697  (4  p.) 54o* 

A Desjardins,  autre,  pour  ses  gages  pendant  le  même 

temps  (4p.) 4 00* 

i3  janvier-22  septembre:  à Gilles  Le  Moyne,  fon- 

deur, ayant  l’entretien  de  tous  les  ouvrages  de  cuivre 
des  fontaines  de  Versailles,  pour  ses  gages  pendant  les 
six  derniers  mois  1696  et  les  trois  premiers  1697  (3  p.  ) 

1125* 

27  janvier- 26  octobre  : à Thomas  La  Cire  , compagnon 
fontainier,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier  169®  e* 

des  trois  premiers  1697(4  p.) 1000* 

A Vitry,  autre,  pour  ses  gages  pendant  le  même 

temps  (4p.) 1000* 

A Lambert,  autre,  idem  (4  p.) 1000* 

A Musart,  autre,  à la  butte  Montboron,  idem  (4p.) 

1000* 

A Moriette,  autre,  aux  réservoirs  du  Parc-aux-Cerfs , 
idem  (4p.) 1000* 
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A André  Defert,  autre,  idem  (4  p.) iooo* 

A Baglet,  autre,  pour  ses  gages  idem  {'à  p.).  . . 54o* 

A Godet,  autre,  idem  ( 4 p.) 54o* 

ALaurens,  autre,  idem  (4  p.) 54o* 

A Thomas,  autre , idem  (4  p.) 54o* 

A Pinet,  autre,  idem  (4  p.) 54o* 

A Blaise  Réglet,  idem  (4  p.) 54o* 

A Tessier,  autre,  idem  (4p.) 54o* 

A Loois  Bazolet,  autre,  idem  (4p.) 54o* 


3i  mars-  îo  novembre  : à Charles-François  Polard, 
à compte  de  l’entretien  de  toutes  les  conduites  des  tuiaux 
de  fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Versailles, 
Trianon,  la  Ménagerie  et  dç  celles  de  la  Machine  de 


Seyne,  pendant  la  présente  année  (8  p.) 48oo* 

Somme  de  ce  chapitre a3io5H 


GAGES  D’OFFICIERS,  MATELOTS  ET  GONDOLLIERS 
SERVANS  SUR  LE  CANAL  DE  VERSAILLES. 

i3  janvier-  ier  décembre:  aux  mariniers  de  rame  qui 
ont  servi  sur  le  canal  de  Versailles  depuis  le  mois  de  dé- 
cembre 1 696  jusqu’au  mois  de  novembre  1 G97  (12  p.) 

1260* 

18  février-22  septembre:  à Jean  Merseron,  dit  La 
Violette,  garde-magasin  du  canal,  par  gratification,  en 
considération  du  soin  qu’il  a eu  dud.  magasin  pendant 
les  six  derniers  mois  1696  et  les  six  premiers  1697 

(2  p.) 3oo* 

10  février- 3 novembre  : à Christophle  Le  Roux, 
maître  des  matelots,  pour  ses  apointemens  du  dernier 
quartier  1696  et  des  trois  premiers  1697  (4  p.).  1 îoo* 
A Mathieu  Suart,  comité  de  la  galère,  pour  ses  apoin- 


temens pendant  le  même  temps  (4  p.) 1200* 

A Jean  Bourdon,  sous-comite,  pour  idem  (4  p.).  84o* 
A Jaques  Lecomte,  charpentier,  idem  (4  p.). . . 84ott 

A Nicolas  Menessier,  autre,  idem  (4p.) 84o* 

A Jean  Candon,  autre,  idem  (4  p.) 84o* 

A Joseph  Chesne,  autre,  idem  (4  p.) 84o* 

A Jaques  Fosse,  calfateur,  idem  (4  p.) 84o* 

A Jaques  Douville,  autre,  idem  (4  p.) 84o* 

A Jean  Merseron,  garde-magasin,  idem  (4  p.).  84o* 

A Jean  Guernel,  matelot,  idem  (4  p.) 54o* 

A Noël  Coste,  autre,  idem  (4p.) 54  o* 

A André  Morel,  autre,  idem  (4  p.) 54o* 

A Nicolas  Granval,  autre,  idem  (h  p.) 54o* 

A Joseph  Trevan,  autre,  idem  (4  p.) 54o* 

A Jean  Masurier,  autre,  idem  (4  p.) 54o* 

A Michel  Lavienne,  autre,  idem  (4p.) 54o* 

A François  Vidotti,  autre,  idem  (4  p.) 54o* 

A Georges  Renault,  autre,  idem  (4p.) 54  0* 


A Honnorat  Vidotti,  autre,  idem  (4p.) 54o^ 

A Jean-Baptiste  Juste,  autre,  idem  (4  p.). . . . 54o* 

A Nicolas  Savary,  autre,  idem  (4p.) 54  o* 

A Isaac  Busignï,  autre,  idem  (4  p.) 54o* 


24  janvier- 17  novembre:  à Jean  Massagati,  ancien 
gondollier  Vénitien,  pour  ses  apointements  du  dernier 
quartier  1696  et  des  trois  premiers  1697  (4  p.).  1200^ 
A Palmarin  Palmarini,  autre,  idem  (4  p.). . . 1200* 

A Pierre  Massagati,  autre,  idem  (4p.) i44o* 

A Barthélémy  Pancalonio,  autre,  idem  (4  p.).  900* 

A Vincent  Doria,  autre,  idem  (4p.) 900* 

A Benoit  Borelli,  autre,  idem  (4p.) 900* 

A Pierre  Scodea,  autre,  idem  (4p.) 900* 

A Jean  Palmarini,  autre,  idem  (4  p.) 900* 

Somme  de  ce  chapitre 25g4o* 

CHASTEAU  DE  GOMPIÈGNE. 

20  janvier-10  novembre  : à Jaques  Camay  et  la  veuve 
Chambois,  maçons  et  couvreurs,  pour  l’entretien  des  cou- 
vertures du  château  de  Compiègne , pendant  les  six  der- 
niers mois  1696  et  les  six  premiers  1697  (4p.).  4oo* 

27  janvier- 2 4 mars  : au  sr  Esmery,  concierge,  pour 

l’entretien  des  terrasses  et  jardins  pendant  1696,  et  le 
remplissage  des  glacières  du  château  (2  p.) 4oo* 

3 février-  27  octobre  : à Laurens  Dauvin  , charpentier, 
pour  l’entretien  des  ponts  de  la  forest.  de  Compiègne 
pendant  les  six  derniers  mois  1696  et  les  six  premiers 

1697  (4  p.) 170* 

3 mars -ier  septembre  : à Chéret,  vitrier,  pour  l’en- 
tretien des  vitres  dud.  château  pendant  les  six  derniers 

mois  1696  et  les  six  premiers  1697  (a  p.) îoo* 

3 mars- 27  octobre:  à Bulot,  pour  l’entretien  des 
routtes  et  fossez  de  la  forest  de  Compiègne  pendant  le 

même  temps  (4  p.) 700* 

Somme  de  ce  chapitre. 1 770* 

DIVERSES  MAISONS  ROYALLES. 

MAÇONNERIE. 

6 janvier- 14  avril:  à Jean  Benoist,  entrepreneur, 
parfait  payement  de  3753*  103  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a fait  aux  maisons  royalles  et 
maisons  apartenantes  au  Roy,  à Paris,  pendant  les  six 
derniers  mois  1696  (6p.) $53*  ios 

28  avril- 22  décembre:  à luy,  pour  lesd.  ouvrages  de 

maçonnerie  pendant  les  sept  premiers  mois  de  1697 
(17  p.) 3665*1 43id 
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9-23  juin:  à iuy,  pour  les  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’il  a fait  à Vincennes  pendant  les  mois  de  mars,  avril 

et  may  1697  (2  p.) 3 1 5++ 1 2S  gd 

1 0 novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  à la  maison 
des  Gobclins  pendant  le  mois  d’aoust  dernier.  33tt  1 9'  2d 
3 mars  : à Robert  Aumont,  maçon , pour  les  journées 
d’homme  qu’il  a fourni  pour  transporter  les  vieux  fers  et 
autres  équipages  du  magasin  des  Capucines  dans  un  autre 

magasin  de  l’hôtel  de  Vendôme 551+9’ 

17  mars- 28  avril  : à luy,  pour  le  mur  de  clôture 
qu’il  a fait  dans  la  place  de  la  fonderie  aud.  hôtel  (3  p.). 

344++  18’  gd 

26  may- 10  novembre  : à luy,  pour  menus  ouvrages 
de  maçonnerie  aud.  couvent  des  Capucines  et  à la  sta- 
tue (3p.) ib9tt  n J 

8 décembre  : à luy,  sur  les  glacis  et  recoupes  de 
pierre  qu’il  fait  au  pourtour  des  bâtimens  du  couvent  des 
Capucines,  dans  les  jardins,  pour  faire  écouler  les  eaux 

hors  des  fondations ioo+I 

7 juillet- 1 5 septembre  : à Duez,  pour  les  ouvrages 
de  ciment  qu’il  a fait  aux  bassins  des  fontaines  du  Jardin 

royal  (2p.) 280++ 

ier  septembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  au  grand 
bassin  octogone  du  jardin  de  Luxembourg. ...  1 20++ 1 5’ 
6 janvier- 1 3 octobre  : à la  veuve  Forcoy,  fontainier, 
pour  l’entretien  qu’elle  a fait  aux  bassins  et  conduites  de 
décharges  au  jardin  des  Thuilleries , pendant  les  six  der- 
niers mois  1696  et  les  six  premiers  1697  (4  p.).  200++ 
Somme  de  ce  chapitre 6229++  g5  gd 

OUVRAGES  RE  TERRASSE. 

3 - 3 1 mars:  à Louis  Galliot,  jardinier  des  Gobelins, 
parfait  payement  de  i3ott  pour  la  fouille  et  transport  de 
terre  qu’il  fait  au  long  de  la  petite  rivière  en  la  dépen- 
dance de  la  maison  des  Gobelins  (2p.) 8o++ 

CHARPENTERIE. 

1 4 avril  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  charpentier, 
parfait  payement  de  i2o5tt  io56dà  quoy  montent  les 
ouvrages  de  charpenterie  par  luy  faits  aux  maisons  royalles 
et  maisons  apartenantes  au  Roy,  à Paris,  depuis  le  i5  fé- 


vrier jusqu’au  20  juillet  1696  2 55++  ios  6d 

23  juin- 29  septembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  pen- 
dant les  cinq  derniers  mois  1696  (3  p.) 458++  g* 

22  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  pen- 
dant 1697 3oo+l 


3i  mars- 28  avril  : à Delacroix,  charpentier,  pour 
les  ouvrages  qu’il  a fait  pour  les  figures  de  marbre  et 
autres  qui  ont  été  voiturées  de  Paris  aux  châteaux  de 


Versailles,  Marly  et  Meudon  pendant  les  dix  premiers 
mois*  1696  (2  p.) 24ott2s6d 

26  may- 23  juin  : à luy,  pour  le  transport  de  trois 
blocs  de  marbre  dans  l’atelier  du  s1'  Girardon,  pour  faire 
le  pied  d’estal  du  groupe  de  Y Enlèvement  de  Proserpine, 
pendant  novembre  et  décembre  1G96  (2  p.).  . 243++  /p 

12  décembre:  à Claude  Plu,  charron  à Saint-Cloud, 
à compte  des  roues  qu’il  fait  pour  deux  binards.  . 200** 
Somme  de  ce  chapitre 1 D97++  6’ 

. COUVERTURES. 

3 février- 3 1 mars  : à Noël  Martin,  couvreur,  parfait 
payement,  de  n5ott  pour  l’entretien  des  couvertures, 
pendant  l’année  1696,  du  château  de  Vincennes  et  dé- 
pendances et  de  la  maison  des  Gobelins  (2  p.). . . 190++ 

12  may- 22  décembre:  à luy,  acompte  desd.  entre- 
tiens pendant  l’année  1 697  (5  p.) 73o++ 

3i  mars -6  octobre  : à Armet,  couvreur,  pour  l’en- 
tretien des  couvertures  du  palais  de  Luxembourg  pen- 
dant les  trois  derniers  mois  1 ÜgG  et  les  six  premiers 
1697  (3p.)...1 45 o++ 

28  avril -6  octobre  : à la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon,  cou- 
vreur, à compte  de  l’entretien  des  couvertures  des  mai- 
sons royalles  de  Versailles  (5  p.).  3ooo++ 

12  may -4  aoust  : à elle,  sur  l’entretien  des  maisons 
royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy,  à Paris,  pendant 
l’année  1697  (3  p.) 900++ 

3i  mars- 23  juin:  à elle,  pour  les  ouvrages  de  cou- 
verture qu’elle  a fait  faire,  au  delà  de  son  entretien,  aux 
maisons  royales  et  maisons  apartenantes  au  Roy,  à Paris, 
pendant  les  six  derniers  mois  îGgG  et  les  cinq  premiers 

1697  (3  p.) 457tti2s3d 

18  aoust:  à Noël  Martin,  couvreur,  pour  les  ouvrages 
faits  au  château  de  Vincennes,  outre  son  entretien,  pen- 
dant 1696 90*+  16’  7d 

27  octobre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  à la  maison  des 

Gobelins  en  1696 1 43+*  iA’  3d 

Somme  de  ce  chapitre 5962++  3’  id 

menuiserie. 

6 janvier  - 3 février  : à Leschaudelle,  menuisier,  parfait 
payement  de  875++  3’  gd  pour  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a fait  à la  chapelle  et  autres  endroits  de  la  maison 
des  Gobelins,  en  1696  (2  p. ) 2 001+3’  gd 

4 aoust- 24  novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de 

menuiserie  à lad.  maison  pendant  1697  (3  p.).  .....  . 
1 8 1++ 12’  4d 

6 janvier:  à Richard,  menuisier,  parfait  payement  de 
2 58+1  io*  pour  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fait  â la 
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maison  occupée  par  M.  le  comte  de  Grammont,  aparle- 

nant  au  Roy,  à Paris,  en  1696 io8tt  1 os 

2 1 juillet-  4 aoust  : à luy,  pour  ses  ouvrages  à Luxem- 
bourg et  au  Garde-meuble  de  la  Couronne  (2  p.  ) 

3 9 2^  1 5* 

10  novembre- 2 2 décembre:  à luy,  sur  les  caisses  à 
fusées  et  sur  les  tréteaux  qu’il  fait  pour  le  feu  que  l’on 

doit  tirer  à Versailles  (3p.).» 6oott 

21  janvier- 22  décembre:  à Laurens  Rochebois,  me- 
nuisier, pour  ses  ouvrages  de  menuiserie  aux  maisons 
royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy,  à Paris,  depuis 
le  mois  d’octobre  1 696  jusqu’au  mois  de  septembre  1 697 

(9  p.) 1 235tt  6"  7d 

3 mars  : à Pierre  Guérin,  menuisier,  pour  ses  ou- 
vrages de  menuiserie  en  la  grande  écurie  du  Roy,  à Paris, 

pendant  les  quatre  dernière  mois  1696 3oH 

2 4 novembre  : à Simon  Gillot,  autre,  pour  les  ou- 
vrages de  menuiserie  au  château  de  Vincennes  pendant 

la  présente  année  1697 122^  5 5 

10  mars  : à Thomas  Carré,  autre,  pour  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a fait  au  Jardin  royal  en  1 683  . . i5ott 
A Urbain  Payart,  menuisier,  pour  ouvrages  de  me- 
nuiserie au  vieux  Louvre  en  1686 i52tt  165 

3 février:  à Justine,  menuisier,  pour  ouvrages  de 
menuiserie  à l’apartement  de  M.  le  Premier,  à Paris,  en 

1696 83«  5S 

3 mare-a3  juin  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a fait 
à la  petite  écurie  du  Roy  et  aux  écuries  de  Monseigneur 
pendant  les  quatre  derniers  mois  1696  et  les  cinq  pre- 
miers 1 699  ‘i  77+t  qs  Ad 

27  octobre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  en  la  dépen- 
dance de  la  petite  écurie  du  Roy,  pendant  quatre  mois 

de  1697  (9  P-) 7^tt 9* 8d 

Somme  de  ce  chapitre 3 A 38H  i 25  8d 

SERRURERIE. 

3 février- 2/1  novembre  : à Robert  Boutet,  serrurier, 
pour  ouvrages  de  serrurerie  aux  maisons  royalles  à Paris, 
depuis  le  mois  de  novembre  1696  jusqu’au  mois  de  sep- 
tembre 1697  (6  p.) . 7 1 1 5*  7*1 

3 février- 10  novembre  : à François  Fontaine,  autre, 
pour  ouvrages  de  serrurerie  à la  maison  des  Gobelins 
pendant  les  quatre  derniers  mois  1696  et  la  présente 
année  (2  p.) 1 88^  i35  6d 

8 décembre:  à Fordrin,  autre,  à compte  de  la  balus- 

trade de  fer  qu’il  a commencé  pour  le  château  de  Marly 
» îoott 

9 juin-21  juillet:  à François  Lucas,  autre,  pour  ses 
ouvrages  de  serrurerie  aux  maisons  royalles,  à Paris, 


pendant  les  quatre  derniers  mois  1696  et  les  cinq  pre- 
miers 1 697  ( 2 p.) i93tti/i’9d 

3i  mars  : à Le  Roy,  autre,  pour  les  ouvrages  qu’il  a 
fait  au  château  de  Vincennes  pendant  les  cinq  derniers 

mois  1696  et  les  trois  premiers  1697 58tt  9’ 

Somme  de  ce  chapitre. ...  1 256tt  1 23  iod 

VITRERIE. 

20  janvier- 1 3 octobre  : à Charles-François  Jaquet, 
vitrier,  pour  les  entretiens  de  vitrerie  qu’il  a fait  au 
château  de  Vincennes,  à la  maison  royalle  des  Gobelins 
et  au  Jardin  royal  des  plantes , pendant  les  six  derniers 

mois  1696  elles  six  premiers  1697(4  p.) 760^ 

3 mars- 2/1  novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de 
vitrerie  au  château  de  Vincennes  et  aux  Gobelins,  au  delà 
de  son  entretien,  en  1696  et  1697  (2  P-)--  • 48tt  105  *d 
9 juin  : à Maugin  , autre,  pour  ses  ouvrages  de  vitrerie 

au  palais  de  Luxembourg  en  1696 ig+t  i4s  7d 

6 janvier- 27  octobre  : à la  veuve  Janson,  vitrier, 
pour  l’entretien  qu’elle  a fait  faire  aux  vitres  du  château 
du  Louvre,  Garde-meuble  de  la  Couronne,  hôtel  de 
Grammont  et  magasin  du  sr  Fossier,  pendant  les  six 
derniers  mois  1696  et  les  six  premiers  1697  (4  p.).  . . 

200tt 

20  janvier-  10  novembre  : à elle,  pour  celuy  qu’elle  a 
fait  au  château  de  Madrid,  la  Savonnerie,  l’orangerie  du 
Roulle,  la  maison  des  cignes,  les  maisons  occupées  par 
M.  le  comte  de  Grammont  et  M.  Félibien,  la  Samari- 
taine et  l’Observatoire,  pendant  le  même  temps  (4  p.). 
4ooH 

17  février -9  juin:  à elle,  pour  ouvrages  de  vitrerie 
qu’elle  a fait  faire,  au  delà  de  son  entretien,  pendant 
l’année  1696  et  les  quatre  premiers  mois  1697  (2p.).. 

84tt  7’  8d 

3i  mars- 1 3 octobre  : à elle  et  à Gabriel-Claude 
Janson,  pour  l’entretien  des  vitres  du  palais  de  Luxem- 
bourg pendant  les  trois  derniers  mois  1696  et  les  six 

premiers  1697  (3p.) 2 2 5tt 

6 janvier-  i3  octobre  : à Gombault,  vitrier,  pour  l’en- 
tretien des  vitres  du  palais  des  Thuilleries  pendant  les 
six  derniers  mois  1696  et  les  six  premiers  1697  P-)* 

200^ 

qo  janvier- 27  octobre:  à luy,  pour  celuy  des  vitres 
des  grandes  et  petites  écuries  de  Monseigneur  et  loge- 
mens  des  officiers  d’icelles  et  aux  maisons  occupées  par 
Mts  de  Congy  et  Le  Nostrë,  à l’orangerie  des  Thuilleries, 
Imprimerie  royalle  et  Bibliothèque  du  Roy,  pendant  le 

même  temps  (4p.) 2oott 

3 février  - 10  novembre  : à luy,  pour  celuy  des  vitres 
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du  nouveau  couvent  des  Capucines,  pendant  le  même 

temps  (4  p.) aoatt 

17  mars-  ier  septembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de 
vitrerie,  au  delà  de  son  entretien , aux  maisons  royalles, 

pendant  le  même  temps  (2p.) 182**  i“  8d 

Somme  de  ce  chapitre 2509**  i4s 

PLOMBERIE. 

6 janvier:  à Jaques  Lucas,  plombier,  pour  ouvrages 
de  plomberie  aux  maisons  royalles  et  dépendances  d’icelles 

pendant  1696 ioo**2s5d 

4 aoust- 27  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  Louvre 
et  autres  maisons  royalles,  à Paris,  pendant  les  six  pre- 
miers mois  1697  (3p.) 4n**  181 

a4  novembre  : à luy,  pour  les  démolitions  de  plomb 
qu’il  a fait  dessus  les  combles  du  Louvre..  .....  32** 
Somme  de  ce  chapitre 544**  5d 

PEINTURE. 

3i  mars- 1 5 décembre  : aux  héritiers  Philippe  Le 
Clerc,  peintre  sur  verre,  à compte  de  la  peinture  sur 
verre  qu’il  a fait  aux  vitraux  de  l’église  des  Invalides 

(2  p.) 200tt 

3 février  : au  sr  Joubert,  peintre,  parfait  payement 
de  600**  pour  2 4 desseins  de  plantes  rares  qu’il  a peints 
en  mignature  sur  veslin  pour  estre  insérez  dans  la  suitte 
des  livres  du  cabinet  de  S.  M.,  pendant  1696.  . . i5o** 

28  avril- 10  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pen- 
dant 1697  (3  p.) ^5o** 

1 5 septembre  : à Petit,  doreur,  pour  la  dorure  d’une 
bordure  do  tableau  fait  par  le  sr  Coypel,  représentant  la 
Reyne  Esther,  placé  dans  le  cabinet  du  Roy,  à Versailles 

6o** 

17  mars- 29  septembre  : au  s1  Houasse,  peintre,  pour 
deux  tableaux  qu’il  a peints  de  la  statue  équestre  du  Roy, 

pour  les  faire  graver  (4p.) 84o** 

27  octobre- 22  décembre  : au  sr  Simon,  peintre,  sur 
un  tableau  représentant  une  Charité,  qu'il  a copiée  d’a- 
près André  Delsalt1,  pour  mettre  sur  la  cheminée  de 
la  chambre  du  Roy,  à Meudon  (2  p.) 200** 

29  septembre  - 24  novembre  : au  s1  Lefebvre,  peintre, 
sur  les  impressions  de  peinture  qu’il  a fait  au  château  de 
Vincemies,  aux  portes  du  jardin  des  Thuilleries  et  mai- 
sons apartenantes  au  Roy,  à Paris,  en  la  présente  année 


(2  p.) 182*1 12s 

Somme  de  ce  chapitre 2082**  12’ 


1 C’est  le  fameux  tableau  d’Am>RÉ  del  Sarte  qui  est  au 

Louvre. 


sculpture. 

26  may-22  décembre:  au  sr  Coisvox,  sculpteur,  sur 
un  vase  qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (6  p.). . 65o** 

Au  sr  Coustou,  sur  un  pareil  vase  pour  Marly  (6  p.). 

65o** 

Au  sr  Jolly,  sur  un  pareil  vase  pour  Marly  (6p.)... 

65o** 

6 janvier  : au  sr  François  Girardon,  autre,  pour  ou- 
vrage fait  pour  restaurer  une  figure  de  marbre  repré- 
sentant Diane,  pour  mettre  dans  le  jardin  du  château  de 

Marly 1 1 0** 

1 7 mars  - 1 4 avril  : à luy,  sur  la  sculpture  du  pied 
d’estal  en  marbre  pour  le  groupe  de  l 'Enlèvement  de 
Proserpine  (2  p.). 200** 

12  may-10  novembre:  au  s'  Dedieu,  acompte  d’un 

vase  qu’il  fait  en  marbre  pour  le  château  de  Marly  (5  p.) 
55ott 

13  octobre -8  décembre:  à luy,  sur  deux  monstres 

marins  et  deux  testes  de  Vents  en  plomb,  qu’il  fait  pour 
Marly  (4p.) 4oott 

20  janvier-3i  mars:  à Granier,  sculpteur,  à compte 
du  groupe  qu’il  fait  en  marbre , représentant  Ino  et  Méli- 

certe  (3p.) 3oo** 

t5  septembre- 8 décembre:  à luy,  sur  deux  testes  de 
Vents  et  monstres  marins,  qu’il  fait  en  plomb  au  châ- 
teau de  Marly  (4p.) 4oo** 

12  may-4  aoust:  à Garnier,  sculpteur,  sur  le  petit 

groupe  représentant  Petus  et  Aria,  qu’il  fait  en  bronze 
(2p.) 200** 

26  may-22  décembre  : au  sr  Hulot,  sculpteur,  sur 
un  vase  qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (6p.)..  65o** 
i5  septembre:  à luy,  pour  la  menuiserie  et  sculpture 
d’une  bordure  en  bois  qu’il  a fait  pour  le  tableau  peint 
par  le  sr  Coypel  fils , représentant  la  Reyne  Esther.  120** 
28  avril:  au  sr  Legros,  sculpteur,  sur  la  figure  qu’il 
fait  en  marbre , représentant  le  Point  du  jour ....  100** 

1 8 aoust  - 1 0 novembre  : à luy,  sur  trois  consolles 
qu’il  fait  en  marbre  pour  un  pied  de  table  au  château  de 
Marly  (3  p.  ). . • • • 3oo** 

13  octobre -8  décembre:  à luy,  sur  deux  monstres 

marins  et  deux  testes  en  plomb,  qu’il  fait  pour  Marly 
(4  p.) 4oott 

12  may-10  novembre:  à Raon,  sculpteur,  acompte 

d’un  vase  en  marbre  qu’il  fait  pour  Marly  (5  p.).  55o** 

13  octobre- 8 décembre  : à luy,  sur  deux  monstres 

marins  et  deux  testes  de  Vents,  qu’il  fait  en  plomb  pour 
Marly  (4  p.) 4oo** 
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12  may-io  novembre  : au  sr  Flamen,  sur  un  vase 

qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (5  p.) 55ott 

27  octobre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  plomb  pour  un 
des  morceaux  où  sont  les  griffons,  à la  demie-lune  du 

château  de  Marly ioott 

8 décembre  : à luy,  sur  deux  griffons,  une  grande  co- 
quille et  un  masque  pour  le  jardin i5ott 

12  may-22  décembre  : au  sr  Mazière,  à compte  d’un 

vase  qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (6p.) 65ott 

26  may-22  décembre:  au  sr  Baptiste  Tuby,  sculp- 
teur, sur  un  pareil  vase  pour  Marly  (6p.) 65ott 

12  may-22  décembre  : au  sr  Barois,  sur  un  pareil 

vase  pour  Marly  (6p.) 65ott 

13  octobre- 2/1  novembre:  à luy,  pour  deux  testes  de 

Vents  et  deux  monstres  marins,  qu’il  fait  en  plomb  pour 
Marly  (2p.) 200tt 

26  may-10  novembre:  au  s1'  Vanclève,  sur  un  vase 

qu’il  fait  pour  Marly  (5  p.) 55ott 

27  octobre:  à luy,  sur  la  sculpture  en  plomb  pour  un 

des  morceaux  où  sont  les  griffons  de  la  demie-lune  aud. 
château toott 

8 décembre  : à luy,  sur  deux  griffons,  une  grande  co- 
quille et  un  masque  qu’il  fait  pour  le  bassin  à Marly . . . 

i5ott 

i5  septembre- 8 décembre  : à Vigier,  sculpteur,  sur 
deux  testes  de  Vents  et  deux  monstres  marins,  qu’il  fait 
en  plomb  au  château  de  Marly  (4  p.) 4oott 

27  octobre  : à Pierre  Mazeline,  sur  la  sculpture  en 

plomb  qu’il  fait  pour  le  grand  morceau  où  sont  les  che- 
vaux marins,  au  milieu  de  la  demie-lune  au  château  de 
Marly i5ott 

8 décembre:  à luy,  pour  deux  chevaux  marins,  une 
grande  coquille  et  un  masque  pour  le  grand  bassin  en 

demie-lune 2 00tt 

2ojanvier-3i  mars:  à Slodtz,  sculpteur,  à compte 
de  la  figure  qu’il  fait  en  marbre , représentant  Hannibal 
(3  p.) 3oott 

28  avril  - h aoust  : à luy,  sur  le  petit  groupe  repré- 

sentant Prothée  et  Aristée , qu’il  fait  en  bronze , réglé  à 
i ooott  (2  p.) 3ooK 

1 2 may-  1 0 novembre  : à luy,  à compte  d’un  vase 

qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (5  p.) 5oott 

13  octobre -8  décembre  : à luy,  sur  deux  monstres 

marins  et  deux  testes  de  Vents  en  plomb,  qu’il  fait  pour 
Marly  (ip.) 4oott 

1 7 février- ier  septembre  : aux  nommez  Varin  et 
Langlois,  sculpteurs  fondeurs,  parfait  payement  de 
3o34tt  pour  les  fontaines  de  plomb  qu’ils  font  pour  le 


château  de  Marly,  et  leurs  ouvrages  à la  fontaine  d 'Agri- 
ppine au  même  lieu  (7  p.).  i234tt 

29  septembre  : à eux,  pour  les  testes  des  Vents  et 
monstres  marins  qu’ils  ont  estampez  en  terre,  et  avoir 

fait  transporter  les  moules  de  Paris  à Marly 65tt 

3 mars  : à Nourisson,  sculpteur,  pour  huit  journées 
qu’il  a esté  employé  à Marly  à poser  et  ajuster  en  place 
une  figure  antique  de  marbre,  représentant  Diane,  à 
l’une  des  quatre  fontaines  de  l’accompagnement  de  celle 

d'Agiipine,  à raison  de  4tt  par  jour 32tt 

3-17  mars  : à Robert,  mouleur,  parfait  payement  de 
1 7 o+t  à quoy  montent  les  moules  et  bas-reliefs  qu’il  a 
jetiez  en  piastre  pour  le  modèle  du  pied  d'estal  du 
groupe  de  l 'Enlèvement  de  Proserpine,  sur  les  modelles 


du  Sr  GlRARDON  (2p.) 1201* 

Somme  de  ce  chapitre 1 4 1 3 1 ^ 


ouvrages  de  bronze. 

3 février-iâ  avril  : à Roger,  fondeur,  parfait  paye- 
ment de  30011  pour  une  petite  figure  de  bronze,  repré- 
sentant la  nimphe  Calisto,  qu’il  a jeltée  en  bronze  et 
qu’il  répare  d’après  le  modèle  du  sr  Flament  (2  p.) . . . 
200tt 

3 février-26  may:  au  nommé  Le  Pileer,  fondeur, 

parfait  payement  de  64  6H  8S  pourle  petit  groupe  repré- 
sentantPelas  et  Aria,  qu’il  moule  pour  le  jetter  en  bronze, 
et  la  petite  statue  équestre  du  Roy  de  l’hôtel  de  Ven- 
dôme (3p.) 386tt  85 

22  décembre  : à luy,  pour  une  petite  figure  qu’il  a 
a j.ettée  en  bronze,  représentant  Mars,  du  modelle  du 
sr  Vanclève i5ott 

2 4 novembre  : à la  veuve  Joseph  Royer,  fondeur, 
pour  les  ouvrages  de  cuivre  qu’elle  a fait  pour  la 
Pompe  de  la  Samaritaine  en  la  présente  année..  4 5‘ 

4 aoust  : à Lenècrb,  fondeur,  pour  la  gourmette  qu’il 
a fait  en  bronze  pour  la  bride  du  cheval  de  la  statue 


équestre  du  Roy,  à la  place  Vandôme 1 

Somme  de  ce  chapitre 793tt  i3‘ 

MARBRERIE. 


20  janvier- 8 décembre  : à Hubert  Misson,  marbrier, 
parfait  payement  de  64ott  is  id  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  marbre  qu’il  fait  à deux  cheminées  dans 
l’aparlement  de  Monseigneur,  à Meudon,  en  1697  (4p.) 

34ott 

3 février  : à luy,  parfait  payement  de  7 58H  ns  6'*  à 
quoy  montent  les  socles  de  Termes  de  marbre  qu’il  a 
fait  au  petit  parc  de  Versailles  en  1696.. . 21  i3J  9* 
»a  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  marbre 
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qu’il  a fait  à une  cheminée  de  l’apartement  de  Mme  de 
Maintenon,  à Saint-Cyr,  pendant  la  présente  année..  . . 

goH  ias  6d 

17  mars  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  à compte  des 
ouvrages  de  marbrerie  qu’il  a fait  en  la  dépendance  du 

château  de  Versailles 26^  5 s 

26may-5  septembre  : à François  Deschamps,  mar- 
brier, parfait  payement  de  227*1 1 os  r]A  à quoy  montent  les 
fausses  gorges  de  cheminées  et  autres  ouvrages  de  mar- 
brerie qu’il  a fait  au  château  de  Marly  (2  p.)  1 6 7 H is  3d 
23  juin- 29  septembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
marbrerie  qu’il  a fait  à deux  cheminées,  au  château  de 

Fontainebleau  (5  p.) 567+*  17’ 

9 - 1 3 octobre  : à luy,  pour  une  gorge  de  cheminée 

qu’il  a fait  pour  Marly  (2  p.) 86H  is 

10-17  novembre  : à luy,  pour  un  dessus  de  table  de 
marbre  qu’il  a fait  pour  Marly  (2p.)...  2i6tt  i8s  iod 
Somme  de  ce  chapitre 17061*  gs  Ad 

diverses  dépenses. 

22  décembre:  au  nommé  Le  Maistre,  chandelier,  à 
compte  des  terrines  de  suif  qu’il  a fournies  pour  l’illu- 
mination du  feu  qui  a esté  tiré  à Versailles,  au  mariage 
de  Monseigneur  le  duc  de  Bourgogne,  le  7 de  ce  mois.. 

200** 

3 février  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les  che- 
minées qu’il  a ramonnées  et  racommodées  aux  maisons 

royales  de  Paris,  pendant  1696 73**  5“ 

17  mars  : à Lejeune,  vuidangeur,  pour  les  fosses  d’ay- 
sances  qu’il  a vuidées  aux  maisons  appartenantes  au 

Roy,  à Paris,  en  1696 78** 

6 janvier  : au  sr  Lefebvre,  pour  avoir  fait  rompre  un 
bateau  qui  estoit  entré  par  les  glaces  sous  la  roue  de  la 
Samaritaine,  crainte  qu’il  n’y  fit  du  dommage.  ...  5oH 
6 janvier-9  juin  : à Jumel,  épinglier,  pour  ouvrages  de 
fil  de  fer  qu’il  a fait  aux  portes  du  jardin  du  château  de 

Vincennes  et  au  Jardin  royal  (2  p.) 33**  12S 

20  janvier  : au  commissaire  des  pauvres  de  la  par- 
roisse  Saint-Roch , pour  la  taxe  des  pauvres  de  l’hôtel  de 
Vandôme,  des  écuries  de  Monseigneur  et  de  l’Académie 
royalle,  où  logent  les  écuiers  de  la  grande  écurie  du  Roy, 

rue  Sainl-Honnoré,  pour  l’année  1696 78** 

3 février- 8 décembre:  au  sr  Doussot,  expert  des  Bà- 
timens,  pour  ses  vacations  â vérilïier,  toiser  et  calculer 
les  mémoires  d’ouvrages  faits  aux  maisons  royalles  et 
maisons  apartenantesau  Roy,  à Paris,  pendant  les  quatre 
derniers  mois  1696  et  les  huit  premiers  1697  (â  p.).  . 

716H 

3 février  : au  s‘  Couplet,  concierge  de  l’Observatoire, 


pour  les  entretiens  qu’il  a fait  à la  grande  terrasse  et 
autres  endroits  de  lad.  maison,  en  1695  et  1696.  69**  2' 
3 février- 29  septembre  : à Louis  Loir,  voiturier, 
pour  journées  d’hommes  et  de  chevaux  qu’il  a fournis 
pour  serrer  et  ranger  les  marbres  dans  les  magasins  du 

Roy,  pendant  1696  et  1697  (3  p.) 33i**  8S 

2Ù  février  : à la  veuve  du  sr  van  der  Meulen,  peintre 
flamand , pour  son  remboursement  des  dépenses  qu’elle 
a fait  à l’apartement  qu’elle  occupoit  aux  Gobelins..  . 

i5o** 

17  mars  : au  sr  Masson,  inspecteur  à Vincennes, 
pour  la  dépense  qu’il  a fait  pour  faire  relever  les  brè- 
ches des  fossez  au  pourtour  du  grand  taillis  et  du  bois 
brûlé  dans  le  parc  de  Vincennes,  en  1696  et  1897.  . • . 

. ... 43**  1 5S 

12  may  : au  sr  Lorv,  horlogeur,  pour  les  noltes  qu’il 
a fait  pour  le  tambour  du  carillon  de  la  Samaritaine  en 

1696 97**  As 

h aoust  : à luy,  pour  avoir  entretenu  les  horloges  du 
palais  des  Thuilleries,  de  la  maison  des  Gobelins  et  de 
la  Savonnerie  pendant  les  six  derniers  mois  1696  et 

six  premiers  1697 67*1 

2 juin  : au  sr  de  Segonzac,  avocat  au  Conseil,  pour 
ses  vacations  et  frais  par  luy  faits  au  Conseil  pour  par- 
venir à l’adjudication  des  effets  adjugez  au  Roy  sur  la 
succession  du  feu  sr  Manessier  le  29  janvier  1697.  100** 
Au  s'  Baranjon,  huissier  ordinaire  ez  Conseils  du  Roy, 
pour  ses  vacations  et  frais  par  luy  faits  pour  parvenir 

à la  susd.  adjudication 1 68H  1 * 

7 juillet-  Ier  septembre  : au  sr  Barrère,  concierge  de 
Luxembourg,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour  les  ten- 
tures de  tapisserie  aux  deux  Feste-Dieu  dernières,  et 

autres  (2  p.) 263*1  1 3S 

2 1 juillet  : à la  veuve  Jumei,,  pour  ouvrages  de  peinture 
à l’hôtel  des  ambassadeurs  extraordinaires,  pendant 

l’année  1682 10 

h aoust:  à Gaular,  pour  frottement  des  planches  de 

l’hôtel  des  ambassadeurs  extraordinaires si** 

A Antoine  Peignon,  pour  démolitions  qu’il  a fait  dans 
le  Louvre,  pour  préparer  le  lieu  pour  faire  les  modèles 
des  ouvrages  à faire  pour  le  château  de  Marly.  29**  i5s 
25  aoust:  au  sr  Leleu,  procureur  au  Parlement, 

pour  ses  frais  extraordinaires  de  criées  du  décret  volon- 
taire poursuivy  en  la  Cour  des  Aydes,  en  conséquence  de 
la  vente  faite  au  profit  du  Roy  de  la  terre  et  seigneurie 
d’Yaucour  apartenant  à la  succession  dud.  deflunt  Ma- 
nessier   1 29tt 

Au  sr  Becès,  commissaire  ordinaire  des  guerres, 

pour  les  frais  des  monitoires  publiez  à Amiens,  Abbeville 
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19  h 


et  autres  lieux,  pour  raison  des  divertissements  des  effects 

dud.  deffunt  Manessier i 20** 

i"  septembre  : au  sr  Le  Normand,  sindic  des  Reli- 
gieuses Capucines,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour 
faire  ôter  les  gravois  de  la  petite  cour  en  dedans  le  cou- 
vent, attenant  l’endroit  où  esloit  le  magasin  de  la  fon- 
derie de  la  statue  équestre 106**  ios 

8 septembre-  a a décembre  : au  sr  Sinfray,  parfait 
payement  de  20  5 5**  pour  les  frais  qu’il  a fait  pour  le 
recouvrement  des  deniers  dûs  au  Roy  par  la  succession 
du  feu  s1'  Manessier,  trésorier  général  des  Bâlimens 

( a p.) 555** 

i3  octobre  : à Michel  Porcher,  voiturier,  pour  avoir 
voituré  deux  cheminées  de  marbre,  do  Paris  au  château 
de  Fontainebleau,  pour  l’apartement  de  Mme  la  prin- 
cesse de  Conty 27** 

îo  novembre  : à Pierre  Saintart,  voiturier,  pour 
cent  voyes  de  fumier  qu’il  a fourni  au  Jardin  royal..  . 

ioo** 

2 4 novembre- 22  décembre:  aux  srs  Mouton  et  Dé- 
pensier, voituriers  à Saint-Cloud,  pour  les  voitures  qu’ils 
ont  fait  pour  mener  de  Versailles  à Saint-Coud  huit 

bassins  de  pierre  carrez  (2p.) 382**  16“ 

28  avril -2Ù  novembre:  au  sr  Masson,  inspecteur  à 
Vincennes,  pour  le  soin  qu’il  a de  faire  garder  que  les 
vaches  n’endommagent  les  avenues  et  taillis  du  parc  de 


Vincennes,  pendant  1697  (6p.) 3oo** 

Somme  de  ce  chapitre 4 3 1 ç)R  11’ 


19  may  : à la  veuve  du  sr  Manessier,  trésorier  des 
Râtimens,  conformément  à l’arresl  du  Conseil  d’Élat  du 
3o  avril  dernier,  i38oo**  que  S.  M.  luy  a accordé  et 
à ses  enfans  pour  leur  tenir  lieu  de  dot,  préciput  et 
douaire,  et  pour  leur  donner  moyen  de  subsister,  sça- 
voir,  5ooo**  en  un  contract  de  2 5o**  de  rente  consti- 
tuez aud.  deffunt  Manessier  sur  l’Hôtel  de  Ville  de  Paris 
le  5 may  1682,  54oo**  en  une  déclaration  du  sr  Le 
Besgue  de  Majainville  de  3oo**  par  an  d’augmentation 
de  gages  au  profit  de  la  veuve  et  enfans  dud.  sr  Manes- 
sier, et  34oo**  faisant  261*1  J35  par  an,  à prendre  dans 
ôoott  par  an  de  nouvelles  taxations  héréditaires  levées 
sous  le  nom  de  lad.  veuve,  par  quittance  des  parties 
casuelles  du  17  juin  1696,  qui  font  partie  des  1093** 
comprises  dans  l’adjudication  faite  au  Roy,  led.  jour 
29  janvier  dernier,  des  effects  vendus  au  Conseil  sur 
lad.  succession i38oo** 

GRAVEURE. 


une  des  planches  qu’il  grave,  représentant  la  statue 

équestre  du  Roy  (3  p.) 5oo** 

17  mars- 26  may  : au  sr  Roullet,  graveur,  pour 
soixante-dix-huit  estampes  du  portrait  du  Roy  qu’il  a 
fourni  à 5**,  et  6o*t  pour  une  bordure  dorée  ( 3 p.). . . . 

45o*+ 

4 aoust  : à Roussel,  graveur,  par  gratification,  pour 
les  4o  sols  par  marc  des  jettons  qui  ont  esté  frappez 
pour  les  Bâtimens  du  Roy  pour  la  présente  année,  dont 


il  a fait  le  poinçon  et  le  carré 91**  5» 

Somme  de  ce  chapitre io4i**  5“ 


FEUX  D’ARTIFICE. 

17  mars -9  juin  : à la  veuve  Lefebvre,  artificier, 
parfait  payement  de  862**  pour  les  ouvrages  de  feux 
d’artifice  qu’elle  a livrez  au  magasin  du  Roy,  en  1679 

( 2 P-) 262** 

2 4 novembre- 22  décembre  : au  sr  Caresme,  artifi- 

cier, pour  l’ouvrage  qu’il  a fait  pour  mettre  l’artifice  du 
magasin  en  état  pour  le  feu  que  l’on  doit  tirer  à Ver- 
sailles  7 1 0**  1 2’ 

Au  sr  Morel,  autre,  pour  pareils  ouvrages  (4  p.) . . . 

495** 

Au  sr  Drouilly,  autre,  pour  pareils  ouvrages  (h  p.). 

490** 

ier  décembre  : au  sr  Taboureux,  cà  compte  de  ses 


peines  et  journées  d’ouvriers i5o** 

Somme  de  ce  chapitre 2107**  1 2S 


PLOMB. 

1 7 mars  : an  sr  Le  Couteux  , pour  deux  cents  pièces 
de  plomb  d’Angleterre,  pesant  2Ô576  livres,  à raison  de 

200**  le  millier,  qu’il  a livré  au  magasin  du  Roy 

4gi5**4s 

5 may  : au  sr  Henry  Petit  le  jeune,  banquier  à Paris, 
pour  deux  cents  pièces  de  petit  plomb  d’Angleterre, 
pesant  24399  livres,  à 200** 4879**  16' 

Au  sr  Philippes  Hardy,  marchand  à Paris,  pour  cent 
quatre-vingt  pièces,  pesant  20675  livres,  à 200**  le 
millier A 1 35** 

8 septembre  : à Louis  Métra,  marchand  à Paris, 
pour  trois  cents  pièces,  pesant  89678  livres,  à 200**  le 
millier 7915**  12’ 

2 4 novembre  : à luy,  pour  trois  cent  quarante-deux 
pièces,  pesant  A 1 A 1 7 livres,  à raison  de  160**  le  millier 
6626**  t3s  6d 

8 septembre:  au  sr  Abraham  Vanderhultz,  marchand 
à Paris,  pour  cent  pièces  de  petit  plomb  d’Angleterre, 
pesant  12702  livres,  à 200**  le  millier 25ôo**8s 

i3 


i4  avril- 27  octobre  : au  sr  Simonneau  Paine,  sur 
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2 4 novembre  : à luy,  pour  cinquante-neuf  pièces, 
pesant  6877  livres,  à 160**  le  millier.  .....  iioo**65 
2 4 février  : au  sr  Fossier,  garde  des  magasins  du 
Roy,  pour  ce  qu’il  a payé  au  sr  Legendre,  à Rouen, 
pour  cent-quarante-sept  pièces  de  plomb  achepté  pour 
le  Roy,  pesant  ensemble  169/19  livres,  à 200**  le  millier. 

3389+t  165 

1 7 mars  : à luy,  pour  les  frais,  tant  des  droits  que  de 
la  voilure  de  Rouen  à Marly,  de  3/17  pièces  de  plomb 
acheptées  des  srs  Legendre  et  Le  Coûteux.  407**  17*  6cl 
11  aoust  : à luy,  pour  son  remboursement,  sçavoir  : 

1 020**  au  s'  Le  Clerc,  pour  p5oo  livres  pesant  de  plomb, 
qu’il  luy  a fourni,  à 160**  le  millier,  et  i585**  12“  6d  au 
sr  Lepage,  marchand  à Rouen,  pour  7811  livres  de 
plomb  qu’il  luy  a livré,  à 2 o3H  le  millier.  3io5**  ias  6d 
A luy,  pour  les  droits,  voitures  et  autres  frais  de 
3 80  pièces  de  petit  plomb,  acheptées  à Rouen  des  srs  Le- 
page pour  les  Bàtimens 4i5**  igs  4d 

1 8 aoust  : à luy,  pour  son  remboursement  des  dé- 
penses qu’il  a faites  en  la  présente  année..  . . 121**  i6s 
8 septembre  : à luy,  pour  les  frais  des  droits  et  de  la 
voiture  de  A60  pièces  de  petit  plomb  d’Angleterre , achepté 
à Rouen  et  remis  dans  le  magasin  de  la  Machine.. . . . 

552**  4s5d 

À luy,  pour  les  voyages  qu’il  a fait  à Rouen  pour 

achepter  du  plomb  pour  le  Roy 3oo** 

10  novembre  : à luy,  pour  la  voiture,  qu’il  a fait  faire 
de  Versailles  à Fontainebleau  sur  un  binard,  d’une 

grande  chaloupe 270**  2S 

8 décembre  : à luy,  pour  pareil  remboursement, 
d’une  petite  chaloupe  voiturée  idem,  en  septembre.  1 55*1 
Somme  de  ce  chapitre Ao83 1**  7’  3d 

GOBELINS. 

i3  janvier- 21  juillet  : au  sr  Anguier,  peintre  d’orne- 
mens  travaillant  aux  Gobelins,  pour  ses  apointements 
des  six  derniers  mois  i6g5  et  des  six  premiers  1696 

(2  p.), 200** 

A Baptiste,  peintre  fleuriste,  pour  ses  apoinlemens 

pendant  le  même  temps  (2  p.) 200** 

Au  sr  Le  Clerc,  dessinateur  et  graveur,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (2p.)....  3oott 
Aux  s”  Tuby,  Coisvox,  Leclerc  et  Verdier,  pour  le 
soin  et  conduite  de  l’académie  des  Gobelins,  poser  le 
modèle  et  instruire  les  élèves,  pendant  le  même  temps 

{2  p.) 3oott 

A Jans,  tapissier  hautelissier,  pour  ses  apointemens 
pendant  le  même  temps  (2  p.) i5o** 


2 4 mars- ior  décembre  : à luy,  pour  les  trois  pre- 
miers quartiers  1696  de  la  pension  qu’il  a plu  au  Roy 
de  luy  accorder  en  considération  de  la  cessation  des 
ouvrages  de  la  manufacture  des  Gobelins  pendant  la 

guerre  (3  p.) 45o** 

i3  janvier-21  juillet:  à Lefebvre  le  père,  tapissier 
hautelissier,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois 

i6g5  et  des  six  premiers  1696  (2  p.) i5o** 

2 A mars -ier  décembre  : à luy,  pour  les  trois  pre- 
miers quartiers  de  sa  pension  de  l’année  1696 , en  consi- 
dération de  la  cessation  des  ouvrages  (3p.)....  45ott 
t3  janvier-21  juillet:  à Lefebvre  le  fils,  autre,  pour 
ses  apoinlemens  des  six  derniers  mois  i6g5  et  des  six 

premiers  1696  (2p.) îoo** 

2 4 mars  - ier  décembre  : à luy,  pour  les  trois  premiers 
quartiers  de  sa  pension  de  l’année  1 696 , en  considération 

de  la  cessation  des  ouvrages  (3p.) 3 75^ 

i3  janvier-21  juillet  : à La  Croix,  tapissier  basse- 
lissier,  pour  ses  apoinlemens  des  six  derniers  mois  i6g5 

et  des  six  premiers  1696  (2p.) i5o** 

2A  mars- ier  décembre:  à luy,  pour  les  trois  pre- 
miers quartiers  de  sa  pension  de  l’année  1696 , en  consi- 
dération de  la  cessation  des  ouvrages  (3p.)....  375** 
27  janvier:  à luy  et  son  fils,  à compte  des  deux  mor- 
ceaux de  tapisserie  qu’ils  font,  pour  servir  dans  une  niche 
à Trianon,  à la  tenture  en  basse  lisse  des  arabesques  à 

fonds  rouge  des  Douze  Mois 300*1 

17  février:  à eux,  Souet  et  Lafraye,  parfait  payement 
de  1 852tt  3*  gd  à quoy  montent  quatre  morceaux  de  tapis- 
serie, dont  deux  par  les  Lacroix  père  et  fils  montant  à 
97o*ti85r)d,  déduction  faite  de  64o**  qu’ils  ont  reçeu 
en  argent,  et  ii8**AJ4d  en  étoffe,  il  leur  revient 
I 202**  i4s  5d;  un  par  Souet,  montant  à 44o**  i2s6d,  dé- 
! duction  à luy  faite  de  25o**  reçeus  en  argent,  et  167**  i55gd 
en  étoffe,  il  luy  revient  22**  16’  9d;  et  le  dernier  par  La- 
fraye, montant  à 44 0**  i25  6d,  déduction  faite  de  260** 
reçeus  en  argent,  et  167**  8‘  1 id  en  étoffe,  il  luy  revient 

23**  3“  7d,  cy  en  tout 2 48**  1 A5  9d 

a.4  mars- ier  décembre:  à La  Croix  le  fils,  pour  les 
trois  premiers  quartiers  de  sa  pension  de  l’année  1696, 
en  considération  de  la  cessation  des  ouvrages  (3p.)... 

2 2 5** 

27  janvier:  à Souet,  tapissier  en  basse  lisse,  à compte 

d’un  morceau  de  tapisserie 60** 

2 A mars  - Ier  décembre  : à luy,  pour  les  trois  premiers 
quartiers  de  sa  pension  de  l’année  1696,  en  considéra- 
tion de  la  cessation  des  ouvrages  (3p.) 2 2 5** 

27  janvier  : à Lafraye,  autre,  à compte  d’un  morceau 
de  tapisserie 5o** 
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a 4 mars-  i*c  décembre  : à iuy,  pour  les  trois  premiers 
quartiers  de  sa  pension  de  l’année  1 696 , en  considération 

de  la  cessation  des  ouvrages  (3p.) 226^ 

20  janvier- 1er  septembre  : à Nivelon,  dessinateur, 

pour  ses  appoinlemens  1696  (4  p.) 4 oott 

20  janvier -6  octobre  : au  sr  Yvart,  peintre,  pour  ses 

apointemens  de  l’année  dernière  (4p.) 67  5++ 

3 mars- 29  septembre  : à luv,  pour  son  rembourse- 
ment des  dépenses  qu’il  a fait  pendant  les  six  derniers 
mois  1696  et  les  trois  premiers  1697  (3  p-)-  44gtt  i2s 

20  janvier:  au  sr  Corneille,  peintre,  pour  la  pension 

que  le  Roy  luy  a accordée,  pendant  1696,  au  lieu  et  place 
du  sr  de  Sève,  peintre,  qui  en  avait  une  pareille  sur 
l’état  des  Gobelins 200^ 

3 février:  à la  veuve  Turpin,  marchand,  parfait  paye- 
ment de  35ott  17’ 2d  pour  69  livres  11  onces  6 gros 
de  laine  blanche  d’Angleterre,  et  23  livres  i3  onces 
3 gros  de  laine  en  chaine,  qu’il  a fourni  pour  les  ou- 
vrages des  Gobelins,  à 3rt  1 5*  la  livre.  . . . ioott  i7s2d 
3 mars- 27  octobre:  à Brankï,  lapidaire,  pour  ses 
apointements  des  trois  derniers  quartiers  1696  (4  p.).  . 

i44oN 

3 mars- 29  septembre:  à luy,  pour  journées  payées  à 
l’homme  qui  luy  a aydé  pendant  lesd.  trois  quartiers  à 
scier  et  polir  les  pierres  qu’il  emploie,  à 2 5s  par  jour 

(3  p.) 262**  ios 

3 mars- 5 may  : au  sr  Lunague,  chirurgien,  pour  ses 
gages  des  trois  derniers  quartiers  1696  (2  p.).  . . 3oott 
3 mars- 29  septembre:  au  sr  Mathurin  Nivard,  cha- 
pelain, pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1696 

et  des  trois  premiers  1697  (3  p.) 3 7.5^ 

A Saint-Léger,  portier,  pouridm(3  p.) 225^ 

A Galliot,  jardinier,  pour  idem  (3p.) 3oott 

3 mars- 29  décembre  : à Cozette,  concierge,  pour 
ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1696  et  des  six 

premiers  1697  (6  p.) 34oott 

3 mars- 2 7 octobre  : à luy,  pour  son  remboursement 
des  menues  dépenses  qu’il  a fait  pendant  les  six  derniers 
mois  1696  et  les  trois  premiers  1697  (3  p.).  526tt  i3s 
38  avril- 22  décembre:  au  s‘  Pichon,  preslie  chape- 
lain de  la  Savonnerie,  pour  avoir  célébré  le  service  divin 
dans  la  chapelle  de  lad.  maison  pendant  les  six  derniers 

mois  1696  et  les  six  premiers  1697  (2  p.) 24ott 

3o  juin -6  octobre  : au  sr  Kercbove,  teinturier  tra- 
vaillant aux  Gobelins,  pour  ses  apointemens  des  trois 
premiers  mois  1 697  (2p.)...., 3 7 5++ 

21  juillet  : à luy,  pour  sa  pension  des  six  premiers 

mois  1 696  5ott 

Somme  de  ce  chapitre  . . . ie853tt  6”  1 id 


JARDIN  ROYAL. 

6 janvier-  i3  octobre  : à Jean  Brément,  jardinier  dud. 
jardin,  pour  l’entretien  d’iceluy  pendant  les  six  derniers 

mois  1696  et  six  premiers  1697  (4  p.) 25oot| 

26  may  : à luy,  pour  l’entretien  et  culture  du  petit 
jardin  joignant  les  couches  non  comprises  dans  son  entre- 
tien, et  pour  le  soin  qu’il  a eu  de  balayer  et  nettoyer 
l’amphithéâtre  pendantle  temps  des  démonstrations , et  au 
long  de  la  terrasse  à la  Feste-Dieu,  en  1696..  . . îoo1* 
18  aoust  : à luy,  par  gratification,  en  considération 
d’un  garçon  qu’il  a auprès  de  luy  pour  l’instruire  à la 
cognoissance  des  plantes  en  la  présente  année  . . > 20011 
6 janvier- 1 3 octobre:  à Chaillou,  portier  dud.  jar- 
din, pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1696  et 

des  six  premiers  1697  (4p.) 45ott 

3 janvier- 3 1 mars:  au  sr  Duvernay,  démonstrateur 
en  anatomie  et  chirurgie  au  Jardin  royal  des  plantes, 
pour  la  dépense  qu’il  a faite  pendant  l’année  169G  (3  p.) 

5oott 

10  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  dépenses  de 
démonstration  pendant  l’année  1697 i5oH 

3 mars  : à Simon  Boulduc,  apoticaire,  à compte  de  la 

dépense  du  cours  de  chimie  qu’il  a enseigné  au  labora- 
toire du  Jardin  royal  en  1696 3ooN 

i4  juillet:  à Boudin,  garçon  du  laboratoire  aud.  jar- 
din, pour  ses  apointemens  pendant  l’année  1696.  200tt 

4 aoust:  à Beaupré,  autre,  idem 200^ 

29  décembre  1697-18  may  1698  : à M.  Fagon, 

premier  médecin  du  Roy,  surintendant  des  démonstra- 
tions intérieures  des  plantes  et  opérations  médicinales 
au  Jardin  royal,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1697 

(2  p.) 6ooott 

18  may  1698  : à luy,  en  qualité  de  démonstrateur 
des  plantes  aud.  jardin  pendant  lad.  année  1 697.  i5oott 
A luy,  en  qualité  de  sous-démonstrateur,  idem.  1200^ 
Somme  de  ce  chapitre i33oott 

ACADÉMIE  DE  PEINTURE,  SCULPTURE 

ET  ARCHITECTURE  DE  PARIS. 

20  janvier- 8 décembre  : au  sr  Houasse,  trésorier  de 
l’Académie  de  peinture  et  sculpture,  pour  l’entretien  de 
lad.  Académie  pendant  le  dernier  quartier  1696  et  les 

trois  premiers  1697  (4  p.) 2000^ 

i4  avril- 21  juillet:  au  sr  de  Launay,  directeur  du  ba- 
lancier des  médailles,  pour  neuf  médailles  qu’il  a livrées 

i3Ü 
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pour  les  petits  prix  de  l’Académie  pendant  le  dernier 

quartier  1696  et  les  deux  premiers  1697  (2  p.) 

ig3»  i5s  2d 

16  juin- 4 décembre:  à Guillaume  Lefebvre,  portier 
de  l’Académie  de  peinture  et  sculpture  établie  au  Louvre, 
pour  ses  apointemons  de  l’année  1697  (2  p.).  . . 45o» 
1 8 aoust  : au  sieur  Petit,  pour  trois  médailles  d’ar- 
gent qu’il  a livrées  pour  le  troisième  quartier  1697..  . . 

78»  ios 

1 0 novembre  : à Pierre  Dufour,  pour  la  provision  de 
gros  bois,  coterels,  fagots,  bougie  et  autres  menues  dé- 
penses qu’il  a fait  en  1697  pour  les  conférences  de  l’Aca- 


démie d’architecture 100» 

Somme  de  ce  chapitre 2 8 1 7»  5J  2d 


ACADÉMIE  DE  PEINTURE,  SCULPTURE 

ET  ARCHITECTURE  DE  ROME. 

3 février-  to  novembre  : au  sr  Clerx,  pour  son  rem- 
boursement des  sommes  qu’il  a fait  remettre  à Rome , en 
six  lettres  de  change,  au  sr  de  la  Teulière,  pour  em- 
ployer aux  dépenses  de  lad.  Académie,  tirées  sur  le  sr  de 
Steimbier  (6  p.) i38oo» 

LOYERS  DE  MAISONS. 

1 3 janvier-  1 5 décembre  : au  sr  Lefebvre  , contrôleur, 
pour  le  loyer  de  son  logement  à Versailles  pendant 
l’année  1696  et  les  six  premiers  mois  1697  (3  p.).  . . 

1800» 

i3  janvier  : au  sr  Lescuyer  , dessinateur  à Marly,  pour 

son  logement  pendant  l’année  1696 36H 

A Louis  Baccary,  dit  Diligent,  pour  le  loyer  de  sa 

chambre  à Marly  pendant  1696 3oH 

20  janvier:  à Jumel,  dessinateur,  pour  le  loyer  de  sa 
chambre  pendant  les  huit  derniers  mois  1696,  à raison 

de  6»  par  mois 48» 

Au  nommé  Le  Tellier,  cabarettier  à Marly,  pour  les 

six  derniers  mois  1696  du  loyer  de  la  maison  qu’il 
occupe , laquelle  a esté  prise  pour  servir  de  magasin . . . 

100» 

20  janvier- 8 décembre  : au  sr  Marchand,  pour  le 
loyer  de  son  logement  à Versailles  pendant  les  six  der- 
niers mois  1696  et  l’année  1697  (3  p.) 3oo» 

20  janvier  : au  sr  Moreau,  pour  le  loyer  de  son  loge- 
ment à Versailles  pendant  l’année  1696 100» 

27  janvier  : aux  srs  Bourgault  et  Matis,  arpenteurs, 
pour  le  loyer  des  logemens  qu’ils  ont  occupés  à Versailles 
en  1696 2Ôott 


27  janvier  : à Jouault,  pour  une  année  du  loyer  d’une 
maison  sçize  à Conflans  Sainte-Honnorine,  occupée  par 
le  Suisse  de  la  3e  porte  nouvellement  faite  pour  la  com- 
modité des  habitans  dud.  lieu,  apartenant  à Estienne 

Jollivet 45» 

A Joseph  Loyseleur,  garçon  fontainier  à Marly,  pour 

le  loyer  de  son  logement  pendant  1696 4o» 

A Liénard  Minpont,  dit  La  Roche  , autre  garçon  fon- 
tainier à Marly,  idem,  pendant  1696 4o» 

1 7 février  - 2 1 avril  : aux  héritiers  de  la  dame  Cornuel  , 
parfait  payement  de  1620»  pour  le  loyer  de  neuf  mai- 
sons qui  leur  apartiennent  à la  Ilalle-Barbier,  occupées 
par  les  Mousquetaires  pendant  l’année  1696  (2  p.).  . . 
1020» 

1 0 mars  : à Louis  de  Lalande  , jardinier  de  l’orangerie 
de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  son  loyer  pendant  1696 

i5o» 

A la  veuve  Bellier,  jardinière  du  parterre  en  gazons 

dud.  château,  pour  idem i5o» 

A Pierre  et  François  Coustillier,  jardiniers  du  Val, 

idem 200» 

17  mars  : à Jean  Holard,  laboureur  à Trapes,  pour 
six  mois  du  loyer  d’une  maison  appartenante  à Mr  de 
Binenville,  occupée  par  le  sr  Parisot,  dont  led.  Holard 

est  locataire 1 1 5» 

3i  mars- 8 décembre:  au  sr  Jolly,  pour  le  loyer  de 

son  logement  à Versailles  pendant  l’année  1697(4  p.).. 

4oo» 

1 2 may  : à Margueritte  Hébert,  pour  une  année  du 
loyer  d’une  maison  sçize  à Pontgoin,  occupée  par  des 

outils  et  équipages  apartenans  au  Roy 5o» 

9 juin:  au  sr  de  Sainte-Catherine,  pour  le  loyer  de 
la  maison  qu’il  a occupée  à Trappes  en  1696  et  1696,  à 

23ott  par  an 186» 

3o  juin  : au  s1  Chevalier  Hoüel,  pour  une  année  de 
loyer  de  deux  maisons  sçizes  à la  Halle-Barbier,  occupées 
par  les  Mousquetaires 36o» 

2 5 aoust:  à Claude  Dobye,  inspecteur  à Marly,  pour 

son  logement  de  l’année  1697 5o» 

1 5 septembre  : au  sr  Le  Beau  , garde  de  la  Prévosté 
de  l’Hôtel,  employé  à la  Machine  de  Seyne,  pour  le  loyer 

de  son  logement 6o+* 

2 4 novembre  : au  sr  Martin,  garde  à cheval  au  Perray, 

pour  une  année  du  loyer  de  son  logement 4o» 

8 décembre  : à Philippes  Fauveau,  pour  une  année 
du  loyer  d’une  maison  à luy  apartenante,  sçize  proche 
l’écluse  de  Maintenon,  occupée  par  Legrain,  éclusier.  . 

2 5» 


Somme  de  ce  chapitre 
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CHATEAU  DE  MONCEAUX. 

6 janvier- a3  juin:  à Simon  Béga  et  Claude  Duval, 
couvreurs,  pour  l’entretien  des  couvertures  du  château 
de  Monceaux  pendant  les  six  derniers  mois  1696  et  les 


six  premiers  1697  (2  p.) 35o*t 

6 janvier- h aoust  : à Nicolas  Gavelle,  serrurier, 
pour  celuy  de  la  serrurerie  pendant  le  même  temps 

(ap.) 120*1 

6 janvier-3  février:  à Sulpice  Noirot,  pour  les  pa- 
lissades qu’il  a raprochées  à Monceaux  (2  p.)  . . . . 64*1 


7 avril  : à Jean  Labonté,  jardinier,  parfait  payement  - 
de  129*1  2S  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a fait  dans 
les  jardins  du  château  de  Monceaux  en  1696.  79+t  2S  6d 
h aoust:  â Nicolas  Person,  vitrier,  pour  ses  ouvrages 

de  vitrerie 9*1 1 5S  4d 

27  octobre  : à Guillaume  Ramsay,  dit  Huile,  soldat 
invalide,  pour  ce  qu’il  a payé  aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé aud.  château 94tt 

1e1  décembre  : à Henry  Dudin,  pour  ses  ouvrages  de 
maçonnerie  aud.  château  en  1697 5ott 

Somme  de  ce  chapitre 696+t  17’  iod 

JARDIN  DE  TOULON. 

10  mars:  au  sr  de  la  Ravoye,  trésorier  général  de  la 
Marine,  pour  ce  qu’il  a payé  à Toulon  pour  l’entretien 
du  jardin  du  Roy  servant  à peupler  les  oignons  de  fleurs 
pour  les  jardins  des  maisons  royalles,  pendant  les  six  der- 
niers mois  1696 (îofiH  j» 

29  septembre  : au  sr  de  Vanolles,  autre,  pour  ce 
qu’il  a payé  pendant  les  quatre  premiers  mois  1697. . . 

275tt  8S  6'1 

Somme  de  ce  chapitre 88 1 *+  9’  6d 

FONDS  LIBELLEZ. 

G janvier:  à Mr  Mansart,  sçavoir  : 10000**  en  consi- 
dération de  l’inspection  générale  que  le  Roy  luy  a don- 
née sur  ses  bâtimens  pendant  1696,  et  i5oo**  pour  les 
apointemens  de  son  commis  pendant  le  même  temps.  . . 

1 i5oo** 

Au  sr  Deville,  sçavoir  : 6ooo**  par  gratification,  en 
considération  du  soin  qu’il  a pris  de  la  Machine  de  la 
riviere  de  Seyne  pendant  1696,  et  6000**  de  pension 
extraordinaire  que  S.  M.  luy  a accordée  pendant  idem.. 

1 2000** 

A M.  l’archevesque  de  Rouen,  pour  une  année, 


escheüe  le  3o  décembre  1696,  du  loyer  de  deux  mai- 
sons sçizes  rue  Vivien,  à Paris,  à luy  apartenans,  occu- 
pées par  la  Bibliothèque  de  S.  M. 5ooo** 

Au  sr  Le  Nostre,  par  gratification,  en  considération 
du  service  qu’il  a rendu  dans  les  Bâtimens  pendant 

Tannée  1696 3ooo** 

Au  sr  Jourdan,  cy-devant  inspecteur  dans  les  bâtimens 
et  jardins  de  Versailles,  6oo**  que  le  Roy  luy  a accordé 
pour  sa  pension,  en  considération  des  longs  services 
qu’il  luy  a rendu  en  cette  qualité  et  qu’il  n’est  plus  en 

état  de  continuer  à cause  de  son  infirmité 6oo** 

A Châtillon,  jardinier  de  l’orangerie  du  château  de 
Fontainebleau,  par  gratification,  en  considération  du 
soin  qu’il  a eu  des  orangers  de  S.  M.  pendant  1696..  . 

4oo** 

i3  janvier:  au  sr  Richomme,  prieur  curé  de  Croissy- 
la-Garenne  près  Saint-Germain-en-Laye,  pour  son  in- 
demnité, pendant  l’année  dernière  1696,  de  la  non 
jouissance  des  dixmes  sur  les  terres  acquises  au  nom  du 

Roy  dans  lad.  parroisse 3 7ÔH 

Au  s‘  François  Cottin,  curé  de  Marly,  sçavoir  : 210** 
pour  la  nonjouissance,  pendant  l’année  1696,  de  75  ar- 
pens  de  pré  compris  dans  le  fonds  de  Marly,  et  Zi 7 Att  5S 
pour  la  nonjouissance,  pendant  lad.  année,  de  la  dixme 
des  terres  labourables  de  lad.  cure,  que  S.  M.  a fait 
planter  en  bois,  y compris  la  dixme  du  troupeau  du 

Trou  d’Enfer 684*1  5S 

20  janvier  : à Jérôme  Derbais,  marbrier,  pour  son 
payement  de  trois  figures  de  marbre  blanc,  une  figure 
de  bronze  représentant  le  Gladiateur,  moulé  d’après 
l’antique,  seize  bustes  de  marbre  blanc,  douze  testes 
de  marbre  blanc  et  quarante  sçabellons  de  marbre  de 
Rance,  et  blanc  et  noir,  qu’il  a livrez  pour  le  service 

du  Roy  en  1682 16290*1 

27  janvier:  aux  abbé  et  religieux  de  Saint-Geneviève- 
au-Mont  de  Paris,  et  au  supérieur  et  séminaire  du  Grand- 
Beaulieu  établi  à Chartres,  chacun  par  moitié,  au  lieu 
du  feu  prieur  de  Choisy-aux-Bœufs , pour  ]<j  non  jouis- 
sance, pendant  1695  et  1696,  des  terres  et  prez  apar- 

tenaus  aud.  prieuré A3o6H 

Au  sr  Morlet,  par  gratification,  en  considération  du 
soin  qu’il  a pris  des  plants  d’arbres  des  jardins  et  ave- 
nues des  maisons  royalles  pendant  1696..  ....  2000** 
Au  sr  Ballon  fils,  par  gratification  pour  1696,  en 
considération  des  services  que  feu  son  père  a rendus 
dans  les  plants  d’arbres  des  jardins  et  avenues  des  mai- 
sons royalles 1 ooo** 

Au  s1  Soulaigre  , concierge  du  vieux  château  de  Saint- 
Germain-en-Laye,  pour  son  remboursement  des  dépenses 
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qu’il  a faites  pour  faire  nettoyer  dans  les  apartemens  et 
cours  dud.  château  pendant  l’année  dernière  1696,  que 

le  Roy  et  la  Reyne  d’Angleterre  y ont  logé 4oo++ 

A Nicolas  Angrou,  dit  Poulet,  ancien  fontainier  de 
Choisy,  par  gratification  pendant  les  trois  derniers  mois 
1695  et  l’année  1696,  à raison  de  200++  par  an..  260++ 
3o  janvier  : au  sr  Mesmyn,  par  gratification,  en  consi- 
dération du  soin  extraordinaire  qu’il  a pris  des  tableaux 

du  Roy  pendant  l’année  1696. i5oo++ 

A Jean  Massagati  et  Palmarin  Palmarini,  anciens 
gondolliers  Vénitiens,  par  gratification,  en  considération 
du  service  qu’ils  ont  rendu  sur  le  canal  du  château  de 

Versailles  pendant  l’année  1696 8oo++ 

10  janvier  : au  sr  Coypel  le  fils,  peintre,  parfait 
payement  de  2600++  à quoy  montent  huit  tableaux  qu’il 
a faits  et  livrez , tant  à Trianon  et  à la  parroisse  de  Ver- 
sailles qu’à  Saint-Cyr 1 200++ 

Au  sr  Legras,  curé  de  la  parroisse  de  Notre-Dame  de 
Chatou,  6433++ 103  pour,  avec  i5o++  qu’il  a reçeu  à 
compte,  faire  6583++ 1 0’  qui  luy  sont  accordez  par  le  Roy 
pour  son  remboursement  des  nonjouissances  des  dixmes 
novalles  qu’il  avoit  droit  de  prendre  sur  4i8  arpens  de 
terres  labourables  occupées  par  les  bois  qui  onl  esté 
plantez  dans  la  garenne  de  Vézinet  en  1666.  6433++  ios 
Au  s1  Bertrand  Chenu,  neveu  et  exécuteur  testamen- 
taire du  feu  sr  Bertrand  Chenu,  cy-devant  curé  de  Bou- 
gival,  et  au  sr  Esme-Fhançois  Ricard,  à présent  curé 
dudit  Bougival,  pour  leur  remboursement  de  la  non- 
jouissance  et  de  l’indemnité  de  la  dixme  cju’ils  avaient 
droit  de  lever  sur  les  hérittages  occupez  par  les  travaux 

de  la  Machine  de  la  rivière  do  Scyne 922++  63 

17  février  : à la  veuve  François  Marchand,  fermière 
de  la  ferme  de  Bougival,  pour  la  nonjouissance,  pendant 
cinq  années  qui  ont  commencé  au  ier  janvier  1686  et 
ont  fini  au  mois  de  décembre  1690,  de  6 arpens  de  pré 
sçituez  dans  l’isle  La  Loge  et  l’isle  Gautier,  occupez  par 
les  travaux  de  la  Machine,  à raison  de  120++  par  an, 

qui  est  20++  pour  arpent 600++ 

A Jacques  Lelong  et  Noël  Martin,  couvreurs,  pour 
leur  payement  des  ouvrages  et  réparations  de  couverture 
qu’ils  ont  faits,  tant  au  château  de  Clagnv  et  à Glatigny, 
qu’à  la  grande  écurie  du  Roy  à Versailles,  pendant 

1 683  et  1 68 4 2870++ 

Aud.  Martin,  parfait  payement  de  8435++  83  r]d  à 
quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations  de  couverture 
par  luy  faits,  tant  au  château  de  Vincennes  et  à la  manu- 
facture des  Gobelins  qu’au  château  de  Limours,  pendant 

les  années  1687  à 1 691 373 5++  8S  7d 

24  février  : à Joseph  Rouiller,  serrurier,  parfait 


payement  de  57064++  i7snd  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  des 
châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye  pendant  les  années 

1682  à 1686 674 4++  17*  1 1 J 

Au  sr  Friquet,  peintre,  pour  son  payement  d’un  ta- 
bleau de  cinq  pieds  et  demi  de  haut  sur  quatre  pieds 
et  demi  de  large,  qu’il  a fait  et  posé,  en  1 683  , à la  cha- 
pelle de  la  petite  écurie  du  Roy  à Versailles,  représen- 
tant la  Nativité,  et  autres  ouvrages  par  luy  faits..  54o++ 
5 mars  : au  sr  Théodon,  sculpteur,  pour  ses  apointe- 
tements  pendant  deux  années,  finies  le  ier  octobre  1 690 , 
qu’il  a travaillé  dans  l’Académie  royalle  de  peinture, 
sculpture  et  architecture  entretenue  à Rome  pour  le  ser- 
vice du  Roy 4ooo++ 

1 1 mars  : à Louis  Nivet,  menuisier,  parfait  payement 
de  87  a 5++  9’  5d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’il  a faits,  tant  au  château  de  Marly  qu’à  Meudon , 

pendant  l’année  1696 6225++ 9’ 5d 

1 7 mars  : aux  héritiers  du  sr  Jaques  Ledrü  , cy-devant 
curé  de  la  parroisse  Saint-Martin  de  Louvetiennes,  et  au 
sieur  Jean-Baptiste  Colliette,  à présent  curé  de  ladite 
paroisse,  pour  leur  remboursement  de  la  nonjouissance 
et  de  l’indemnité  de  la  dixme  novalle  qu’ils  avoient 
droit  de  prendre  sur  partie  des  héritages  occupez  par 
les  travaux  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne  et  par 
l’emplacement  du  grand  aqueduc  de  Marly.  . 1 3 5g++  83 
Au  sr  Charles  Berthou,  curé  de  la  parroisse  de  Saint- 
Pierre  de  la  Selle-lez-Saint-Cloud,  pour  son  rembourse- 
ment de  trois  années  de  nonjouissances,  eschües  à la  fin 
de  1696,  pour  l’indemnité  de  sa  part  de  la  dixme  qu’il 
avoit  droit  de  prendre,  conjointement  avec  les  Religieux 
de  Saint-Germain-des-Prez,  sur  189  arpens  95  perches 
de  terre  labourable  et  vignes  qui  sont  occupées  par  les 
travaux  qui  ont  esté  faits  par  ordre  du  Roy  dans  l’esten- 

due  de  ladite  paroisse 1 4 2 6++ 1 * 

A Louis  Dupont,  tapissier,  parfait  payement  de 
143078++  2 s 6d  à quoy  montent  32  tapis  et  6 couvertures 
de  formes  d’ouvrage  de  laine  de  la  Savonnerie,  faits  et 
livrez  par  ledit  s1'  Dupont  au  garde-meuble  de  la  Cou- 
ronne, de  1671  à 1 684 , montant  ensemble  à 902  aunes 
i/3  en  superficie,  dont  2o3  aunes  1 3/a 4 , à raison  de 
i35++  l’aune,  vallent  27477++  io\  et  698  aunes  19/24, 
à raison  de  1 65++  l’aune,  vallent  n53oo++  123  6d,  et 
lesdites  six  couvertures  de  formes  à raison  de  5o++  cha- 
cun.   go5 1++  5 3 

26  mars  : à divers  particuliers,  pour  leur  rembourse- 
ment du  prix  principal  et  nonjouissances  des  hérittages 
à eux  appartenons,  occupez  par  les  travaux  que  le  Roy  a 
fait  faire  à la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne  et  aux  en- 


205 


ANNÉE  1697. — FONDS  LIBELLÉS. 


206 


virons,  et  pour  les  nonjouissances  des  héritages  qui  ont 
esté  occupez  par  les  camps  des  troupes  qui  ont  travaillé 
à la  pièce  d’eau  de  Louveciennes,  et  pour  celles  des  hé- 
ritages où  l’on  a pris  de  bonnes  terres  pour  le  jardin  de 

Marly 6178^9’ 

A Barthélémy  Ducors,  menuisier,  parfait  payement 
de  5 796+^  6d  à quov  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie par  luy  faits  à Trianon  et  au  château  do  Versailles 

pendant  les  sept  derniers  mois  1696 4196++ 7“  6d 

Audit  Ducors,  à compte  des  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  pendant  la  présente 

année 703++ 1 2S  6d 

A Louis  Regnouf,  paveur,  parfait  payement  de 
7 1 09++ 1 35 1 1 d à quoy  montent  les  ouvrages  de  pavé  qu’il 
a faits,  tant  au  château  de  Versailles,  aux  dehors  d’iceluy, 
à Marly-la-Machine  et  Meudon,  qu’aux  maisons  royalles 
de  Paris,  pendant  1696,  y compris  442++  i5s  qui  luy  sont 
déduits  pour  83  toises  1/2  de  gros  pavé  vieux  qui  luy  a 
esté  donné  en  compte,  à raison  de  5++  ios  la  toise 

4266++  185 1 id 

Audit  Regnouf,  à compte  des  ouvrages  qu’il  a faits, 
tant  au  château  de  Versailles  et  aux  dehors  d’iceluy  qu’à 

autres  endroits,  en  1697 733++isid 

A divers  particuliers,  pour  leur  remboursement  du 
prix  principal  et  nonjouissances  des  hérittages  à eux 
apartenans,  occupez  par  les  travaux  que  S.  M.  a fait  faire 
à la  butte  de  Montboron  et  aux  environs. . 7418++  i3“ 
A la  veuve  Aularge,  entrepreneur,  pour  la  moitié  de 
i84o++i5!5d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie faits  par  ledit  feu  Aularge,  en  société  avec  le  nommé 
Reziau  , dit  La  Pensée,  tant  dans  lo  petit  parc  qu’aux 
écuries  du  Roy  à Versailles,  pendant  les  années  1682  et 
1 684  ; le  Roy  demeurant  saisy  de  l’autre  moitié  aparte- 
nante  audit  La  Pensée  jusqu’à  ce  qu’il  ait  rapporté  les 
toisez  des  ouvrages  qu’il  a faits  depuis  i684,  sur  les- 
quels il  luy  a esté  ordonné  des  sommes  considérables.  . 

920+t  7“  8d 

3i  mars  : aud.  Dupont,  pour  son  payement  d’un 
dessus  de  forme  et  d’un  dessus  de  tabouret  de  laine, 
ouvrage  de  la  Savonnerie,  qu’il  a livrez  au  garde- 
meuble  de  la  Couronne  au  mois  d’octobre  dernier,  con- 
tenans  ensemble  une  aune  1/2  1 /6e  0/7  2 0 carré  en  super- 
ficie, à raison  de  1 65«  l’aune 286++  9*  2d 

7 avril  : aux  héritiers  de  Jean  Maujan,  menuisier, 
parfait  payement  de  86162++  1 5S  1 id  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  pour  le  Roy  au 
Louvre  et  autres  maisons  royalles , depuis  1 634  jusqu’en 

*657 - 22o52+t  1 os  1 od 

i4  avril:  au  sr  Jans,  tapissier  hautelissier,  pour  le 


prix,  à 38ott  l’aune  carrée,  de  5 aunes  7 bâtons  i5/i6 
d’ouvrages  de  tapisserie,  faits  en  1695  et  1696,  sur 
deux  pièces  achevées  de  la  deuxième  tenture  des  Ara- 
besques de  Raphaël,  dont  i4  bâtons  10/1 6e  1/2  sur  la 
pièce  représentant  le  Triomphe  cl’Hercule,  et  4 aunes 
9 bâtons  4/ 1 6e  1/2  sur  la  pièce  représentant  le  Triomphe 

de  Minerve 2o88++io5  4d 

21  avril  : à Baptiste  Tuby,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  76640++  à quoy  montent  les  ouvrages  de  sculp- 
ture qu’il  a entrepris  de  faire  pour  le  château  de  Fon- 
tainebleau pendant  1 664  et  1 665 , et  ceux  qu’il  a faits 
pour  le  Roy,  tant  aux  grottes  et  terrasses  du  château  neuf 
de  Saint-Germain-en-Laye  qu’au  château  de  Versailles 

et  ailleurs,  depuis  1 6 64  jusqu’à  présent 9078** 

A Nicolas  Vallée,  terrassier,  parfait  payement  de 
6277 att  8S  iod  à quoy  montent  les  fouilles  et  transports 
de  terre  qu’il  a faits,  de  i683  à 1688,  tant  pour  la 
construction  des  rigolles  et  autres  ouvrages  prez  et  au- 
tour de  l’étang  de  Trappes  et  pour  l’élargissement  de  la 
rigolle  de  Saclay  jusqu’au  moulin , que  pour  les  réser- 
voirs de  la  Geurinière 6472*+  8S  iod 

5 may  : au  sr  Martinot,  horloger,  parfait  payement 
de  9 1 é3++  63  à quoy  monte  l’horloge  qu’il  a fait  et  posé 

au  château  de  Chambord  le  20  novembre  i683 

1 183++  65 

9 may  : à Jean  Beauté  et  Robert  Le  Roux,  maçons, 
parfait  payement  de  28587++ 3S  ^ à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  aux  châteaux  de 
Saint-Germain-en-Layc  et  de  Marly  pendant  i685  et 

+ 686 4i37++  3S  id 

12  may  : à Jean  de  la  Vigne,  maçon,  demeurant  au 
hameau  Saint-Antoine  du  Buisson,  pour  son  rembour- 
sement de  la  meilleure  partie  de  sa  maison  et  de 
3 perches  1/2  de  terre  de  son  jardin,  sur  lesquelles  il  y a 
des  arbres  fruitiers,  que  le  Roy  fait  prendre  pour  l’élar- 
gissement du  chemin  de  Versailles  à Marly,  depuis  Saint- 
Antoine  jusqu’à  l’encoignure  du  mur  de  clôture  du  parc 

de  Versailles,  proche  la  porte  Saint-Antoine 5i8++ 

A Guillaume  Marigault,  habitant  du  hameau  Saint- 
Antoine  du  Buisson,  pour  son  remboursement  de  la 
meilleure  partie  de  sa  maison  et  de  1 5 perches  de  terre 
de  son  jardin,  sur  lesquelles  il  y a des  arbres  fruitiers, 
que  le  Roy  fait  prendre  pour  l’eslargissement  du  chemin 
de  Versailles  à Marly,  depuis  la  maison  d’Andeville  jus- 
qu’à la  chapelle  Saint-Antoine 620++ 

A plusieurs  particuliers,  pour  leur  remboursement  du 
prix  principal  et  non-jouissances  des  héritages  à eux 
apartenans  occupez  par  les  bâtimens,  basse-cour  et  jar- 
din du  moulin  de  Maintenon  et  par  le  nouveau  chemin 
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que  le  Roy  a fait  faire  proche  ledit  moulin  pour  aller 

de  Maintenon  au  village  de  Pierres. g6Att 

26  may  : à Antoine  Trumel,  jardinier,  pour  la  pen- 
sion que  le  Roy  luy  a accordée  pendant  l’année  dernière 

1696 i5oott 

A la  veuve  et  héritiers  La  Vigne,  terrassier,  parfait 
payement  de  5oi56tt  6S  5d  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  treillage  et  de  glaise  qu’il  a fait  pendant  les  années 
168 A à 1 688 , tant  dans  le  petit  parc  de  \ersailles 
qu’aux  deux  réservoirs  du  Parc-aux-Cerfs  et  derrière  le 

mur  de  l’étang  de  Roquancourt 5A56tt6s5d 

Aux  preslres  de  la  Mission  establis  à Fontainebleau, 
pour  leur  subsistance  et  entretennement  pendant  les  six 

premiers  mois  de  l’année  1697 3ooott 

Aux  héritiers  Clément  et  Perrault,  parfait  payement 

de  Zi223itt  7’  8d  pour  la  maçonnerie  de  la  Surintendance 
des  bàtimens  de  Fontainebleau  pendantles  années  i685 

à 1688 Aa3itt  7S  8d 

2 juin  : aux  héritiers  et  à la  veuve  d’EsnENNE  Yvon, 
couvreur,  parfait  payement  de  871096^  1 3 5 6 d à quoy 
montent  les  ouvrages  de  couverture  faits  pour  le  service 
du  Roy  en  ses  maisons  royalles  tant  par  le  dit  *deffunt 
Estienne  Yvon  que  par  deffunt  Charles  Yvon,  son  père, 
depuis  l’année  i65i  jusqu’à  présent,  outre  les  ouvrages 
dont  les  parfaits  payemens  leur  ont  esté  cy-devanl  faits 

et  ordonnez 8879^  Ad 

Au  sr  Emond  Coulon,  grand-maitre  des  eaux  et  fo- 
rests  de  Loraine,  à compte  des  conduites  de  tuyaux  de 
fonte  de  fer  de  18  pouces  que  son  père  a entrepris  de 

fournir  pour  poser  à Marly  et  ailleurs i8ooott 

16  juin  : au  nommé  Lambert,  compagnon  fontainier 
à Versailles,  par  gratification,  en  considération  de  ses 
longs  services  et  de  la  maladie  qu’il  a eu  l’hyver  der- 
nier  2 oott 

23  juin  : au  nommé  David,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  i3i8ott  i8s  gd  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
serrurerie  et  de  gros  fer  qu’il  a faits,  pendant  les  an- 
nées i685  à 1687,  au  bâtiment  de  Saint-Cyr  et  aux 
portes  du  grand  parc  de  Versailles  et  autres  endroits.  . 

37iott  185  9d 

3o  juin:  à Pierre  Choquar,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  g 7 3 1 +1  i3s  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  pour  le  service  du  Roy  en  la  dé- 
pendance du  château  de  Versailles  pendant  les  années 
1 683  à 1691,  y compris  5g3t+  5S  id  qui  luy  sont  dé- 
duits pour  8335  livres  de  vieux  fer  qu’il  a reçeu  du  ma- 
gasin, à raison  de  ott  le  cent 3i88tt7snd 

7 juillet  : au  sr  Petit,  de  Fontainebleau,  pour  la  pen- 


sion que  le  Roy  luy  a accordée  pendant  l’année  écheue 

au  mois  d’octobre  1696 i5oott 

8 juillet  : audit  Dupont,  pour  sou  payement  d’un 
dessus  de  tabouret  de  laine  pareil  aux  cy-devant  enre- 
gistrés cv-dessus 286^  9“  2d 

Au  nommé  Godart,  vitrier,  parfait  payement  de 
902^  19“  id  à quoy  montent  les  ouvrages  de  vitrerie  par 
luy  faits  à la  grande  écurie  et  aux  écuries  de  la  Reyne 

à Versailles,  en  1 683  et  1690 452^  19®  id 

1/1  juillet  : aux  héritiers  de  defïunts  Adrien  et  Claude 
Gachet,  menuisiers,  parfait  payement  de  I2863tti2s  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  par  eux  faits 
aux  châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye  depuis  1627 

jusqu’en  i643 Ago3ttt25 

Aux  héritiers  du  feu  sr  Laforest,  ayant  l’entretien  de 
la  pompe  du  Pont-Neuf,  pour  ses  apointements  pendant 
les  six  derniers  mois  1692,  l’année  1693  et  les  trois 
premiers  mois  de  l’année  169A,  à raison  de  Aooott  par 

an 7000^ 

i3  juillet  : aux  créanciers  de  defïunts  Charles  La- 
vier  et  Elizabeth  Le  Breton,  sa  deuxième  femme,  à 
compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’ils  ont  faits  pour 

le  Roy  les  années  précédentes i5oott 

1 h juillet  : à eux,  parfait  payement  de  17673^  3S  8d 
à quoy  montent  leurs  ouvrages  de  1666  à 1689,  y 
compris  Aoo+t  déduits  pour  200  pièces  de  vieux  bois  de 

démolition,  à 200tt  le  cent 2A56Att3s8d 

17  juillet  : au  sr  de  la  Potterie,  à compte  des  con- 
duites de  fer  de  18  pouces  qu’il  a fourny  pour  le  Roy 

à Versailles  et  à Maintenon 8ooott 

28  juillet  : aux  dames  abesses  de  Saint-Cir  et  de 
Maubuisson,  sçavoir  : à la  dame  abbesse  de  Saint-Cir 
36o6tt  8S  pour  son  remboursement  tant  du  fonds  que  de 
la  nonjouissance  des  hérittages  qui  sont  occupez  par  les 
travaux  du  grand  parc  de  Versailles  et  par  la  rigolle  qui 
conduit  l’eau  à l’étang  de  Hollande,  que  pour  les  lots  et 
ventes  et  indemnité  d’iceux  sur  les  hérittages  occupez 
par  lesdits  travaux  qui  sont  censuels  à ladite  abbaye, 
et  pour  la  nonjouissance  et  extinction  des  grosses 
dixmes  que  ladite  dame  abbesse  avoit  droit  de  prendre 
en  son  particulier  sur  les  hérittages  de  la  parroisse  de 
Saint-Cir,  et,  conjointement  avec  la  dame  abbesse  de 
Maubuisson , sur  ceux  des  parroisses  de  Bailly  et  de  Noisy, 
aussy  occupez  par  les  travaux  du  grand  parc  de  Ver- 
sailles, et  a3 à ladite  dame  abbesse  de  Maubuisson 
pour  son  remboursement  de  la  nonjouissance  et  extinc- 
tion de  sa  part  desdites  dixmes 5g5ott8! 

A la  veuve  et  aux  héritiers  de  Guillaume  Pouillet, 
entrepreneur,  parfait  payement  de  61071^  is id  à quoy 
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montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a fait  pendant 
1 685  et  1 6 8 6 en  la  dépendance  du  château  de  Ver- 
sailles  i364ott6sid 

A Gilbert  de  Sève,  peintre,  doyen  de  l’Académie  de 
peinture  de  Paris,  3oott  que  S.  M.  luy  a accordé  par 
gratification,  pour  luy  donner  moyen  de  vivre..  . 3oott 
12  aoust  : au  sr  Robelin,  ingénieur  ordinaire  du  Roy 
et  cy-devant  directeur  du  grand  aqueduc  de  Maintenon, 
(iooott  que  le  Roy  luy  a accordé  par  gratification,  en 
considération  de  ses  services  et  pour  aucunement  l’in- 
demniser de  la  somme  de  i 2800^  que  le  feu  sr  Manes- 
sier,  trésorier  desdits  Bàtimens,  mort  insolvable,  luy 
devoit  par  sa  promesse  du  20  novembre  1692..  6ooott 
A Henry  Dudain,  entrepreneur,  parfait  payement  de 
1 Zi 537^  i5’5d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  au  château  de  Monceaux  depuis  1 685 

jusqu’en  1690 1 587++  1 5S  5d 

Au  sr  Frosne,  par  gratification,  en  considération  des 
dépenses  extraordinaires  qu’il  a esté  obligé  de  faire  pour 
les  voyages  de  Meudon , et  pour  les  rembourscmens  des 
hériltages  occupez  par  les  travaux  que  S.  M.  a ordonné 

estre  faits  aux  environs  de  Versailles eooott 

18  aoust  : aux  dames  de  la  Communauté  de  Saint- 
Louis,  établie  à Saint -Cir,  pour  leur  remboursement 
des  héritages  à elles  appartenans  à cause  do  l’union 
faite  à leur  profit  du  revenu  temporel  de  la  mansc  ab- 
batiale de  Saint-Denis  en  France,  lesquels  héritages 
sont  occupez  par  l’augmentation  de  trois  pieds  de  hau- 
teur d’eau  dans  l’étang  de  Trappes  plus  qu’il  n’avoit 
esté  réglé  lorsque  le  remboursement  en  a esté  fait  en 

1 G85 i5â8itt i3“ 

A la  veuve  Jaullain  , pour  son  remboursement  du 
fonds  et  de  la  nonjouissance  d’une  pièce  de  terre  labou- 
rable à elle  apartcnant,  occupée  par  la  rivière  de  Trappes 

191^2’ 

A M.  de  Chamillard,  intendant  des  finances,  pour 
son  remboursement  des  norijouissances  qui  luy  sont  dues 
pendant  cinq  années  à cause  des  héritages  qui  sont 
occupez  par  3 pieds  de  hauteur  d’eau  que  le  Roy  a fait 
augmenter  dans  son  étang  de  Trappes,  qui  luy  aparte- 
noient  avant  l’année  1 6 9 A , dont  le  Roy  en  a acquis  le 

fonds  par  contract  d’échange  du  3e  de  may  169/1 

53att  1 os 

2 5 aoust  : au  nommé  Grosseval,  menuisier,  pour  son 
payement  du  lambry  de  clôture  des  petites  écuries 
doubles  du  Roy  à Versailles,  qu’il  a fait  et  posé  en  1 680 , 
déposé  ensuite  par  changement  de  dessein,  et  remis  au 

magasin  des  démolitions 6oott 

A Marc  Silvestre,  rpenuisier,  pour  ouvrages  de  me- 
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nuiserie  faits  à Vincennes,à  l’appartement  de  M.  le  maré- 
chal de  Bellefonds,  en  1682 599^  ios8d 

26  aoust  : au  sr  du  Vernay,  professeur  d’anatomie 
au  Jardin  royal,  parfait  payement  de  2333tt  2s2d  pour 
le  bâtiment  qu’il  a fait  au  bout  dudit  Jardin  royal 
pour  les  dissections  anatomiques  et  démonstrations,  en 
ce  compris  l’augmentation  qu’il  y a faite  depuis  ladite 

année  1692 1933^  3s2d 

10  septembre  : au  sr  Boulogne  le  cadet,  peintre, 
pour  deux  tableaux  qu’il  a faits  et  posez  à Trianon,  re- 
présentant l 'Enlèvement  d’Europe i2oott 

22  septembre  : à Michel  Gervais,  serrurier,  parfait 
payement  de  i59o5tt  ios  hd  â quoy  montent  la  serrure- 
rie et  gros  fer  qu’il  a fourni,  de  1681  à 168 5,  à l’oran- 
gerie et  à la  grande  écurie  de  Versailles  et  à Clagny.  . 

â485'tt  1 os  /id 

A Chevillard,  fonlainier,  pour  plomberie,  soudure, 
robinets  et  ajutage  qu’il  a fournis  pour  le  bassin  du 
jardin  de  la  Cappitainerie  de  Vincennes,  en  1682 .... 

82âW3s 

Au  sr  Coypel  fils,  peintre,  par  gratification,  en  con- 
sidération d’un  tableau  dont  il  a fait  présent  à Sa  Ma- 
jesté   2 ooott 

6 octobre  : à Alexandre  Thierry,  facteur  d’orgues, 
parfait  payement  de  3o57tt  19’  à quoy  montent  les  ou- 
vrages qu’il  a faits  pour  le  rétablissement  de  l’orgue  de 
la  chapelle  du  château  de  Saint-Germain-en-Laye,  pour 
avoir  démonté  l’orgue  de  la  Grotte  de  Versailles  et  l’avoir 
fait  transporter  à Paris,  et  les  frais  et  voyages  qu’il  a 
faits  au  sujet  de  l’orgue  de  l’église  parroissialc  de  Ver- 
sailles, depuis  1682  jusqu’en  1686......  nÔ7Hi9' 

26  novembre  : à Pierre  Le  Maistre  le  neveu,  entre- 

preneur, pour  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au 
château  de  Meudon  pendant  les  six  premiers  mois  1697. 
... 8738tt  is 

27  novembre  : à François  Lucas,  serrurier,  parfait 

payement  de  509/1  tt  i8s  5d  â quoy  montent  les  ouvrages 
de  serrurerie  par  luy  faits  au  Louvre  et  autres  maisons 
royalles,  à Paris  et  à Trianon,  depuis  l’année  1682  jus- 
qu’en 1689 • ; a320tt  3S  id 

3 décembre  : aux  sieurs  Mazière  et  Bergeron,  entre- 
preneurs, à compte  de  ce  qui  leur  est  du  sur  la  maçon- 
nerie du  palais  de  Trianon,  du  Grand  Commun,  du 
couvent  des  Récolets  de  Versailles,  et  sur  celle  du  bâti- 
ment de  Saint-Cyr  3aooott 

Au  sF  Drouard,  rocailleur,  parfait  payement  de 
i 3 3 7 1 i3’9d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  rocaille 

qu’il  a faits  â la  fontaine  des  Sources,  Nappes  et  autres 
endroits  du  jardin  clc  Marly,  en  1696,  y compris  i3oott 

1/1 
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pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  rocailles  du  jardin  de 

Versailles  pendant  les  six  derniers  mois  1G97 

8071**  t3s  911 

Aux  héritiers  de  Dimanche  Charuel,  couvreur,  parfait 
payement  de  1 0Û9Û**  1 a5  3d  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  couverture  qu’il  a faits  à l’église  parroissiale  de  Saint- 
Germain-en-Laye  et  aux  châteaux  de  Saint-Germain-en- 
Laye  et  de  Marly,  pendant  168a  et  1 683.  1 5 9 ^ 12’  3J 
9 décembre  : au  sr  de  Laünay,  orfèvre,  pour  son  rem- 
boursement de  pareille  somme  qu’il  a avancée  pour  la 
réparation  qu’il  étoit  nécessaire  de  faire  à la  maison  du 

Roy,  qu’il  occupe  prez  les  galleries  du  Louvre 

âi5/i«8s2d 

1 0 décembre  : à Pierre  Leclerc,  dit  Pittre,  terrassier, 
parfait  payement  de  10235**  ias  à quoy  s’est  monté  le 
transport  qu’il  a fait  de  toutes  les  terres  de  Meudon 
pendant  la  présente  année,  et  1000**  pour  l’entretien 
qu’il  a fait  de  la  bulle  Montboron  pendant  deux  années 
eschues  à la  Saint-Jean  dernier,  à raison  de  5oo**  par 

an 6335**  12’ 

i5  décembre  : aux  héritiers  de  Jacques  Boürdet, 
peintre,  pour  leur  payement  des  impressions  de  peinture 
à l’huile  et  à détrempe  qu’il  a faits  en  la  dépendance 
du  château  de  Vincennes,  en  l’année  1682.  . . . io5o** 
Au  sieur  Mesmyn,  par  gratification,  en  considération 
du  soin  extraordinaire  qu’il  a pris  des  tableaux  du  Roy 

pendant  la  présente  année  1697 i5oo*t 

A la  veuve  Desmoulins,  pour  son  remboursement,  tant 
du  fonds  et  de  la  nonjouissance  d’un  arpent  Î12  perches 
d’une  pièce  de  pré  â elle  apartenante  qui  est  occupée  par 
le  grand  acqueduc  proche  le  village  de  Montreuil  qui 
conduit  l’eau  à la  machine  sur  la  butte  Montboron,  que 
pour  les  dégâts  causez  sur  2 arpens  83  perches  de  ladite 
pièce  de  pré,  qui  ont  esté  occupez  par  les  matériaux  qui 


ont  servi  à la  construction  dudit  acqueduc 1107** 

i5  décembre  : à Jean  Bailly,  entrepreneur,  à compte 
des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à la  rivière  de 
Marly  et  ailleurs  pendant  la  présente  année..  . . 9000** 


A Louis  Regnouf,  paveur,  parfait  payement  des  ou- 
vrages de  pavé  qu’il  a faits  à la  rivière,  au  nouveau 
chemin  et  en  plusieurs  autres  endroits  de  la  dépendance 
du  château  de  Marly,  et  à Meudon , pendant  la  présente 

année,  montant  à 26088*1  i8s5d i3i38**i8s5d 

A Jacques  Lucas,  plombier,  parfait  payement  du  plomb 
qu’il  a fourni  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  pen- 
dant la  présente  année,  montant  à i3202**  17’  8d 

* 6652**  8d 

A Denis  Anceau,  entrepreneur,  à compte  de  l’ouvrage 


de  ciment  qu’il  a fait  à la  rivière  de  Marly  pendant  la 


présente  année /i5oo** 

22  décembre:  à François  Millot,  menuisier,  sur  ses 

ouvrages  à Marly  pendant  1697 1800** 

A Jacques  Mirel,  autre,  sur  idem 1800** 

A Louis  Nivet,  autre,  sur  idem 1800** 

A Gaston  Martin,  serrurier,  sur  idem 1800** 


1 6 décembre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  à compte  des 
ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  pour  le  Roy.  1861**  is  7'1 
1 8 décembre  : aux  prestres  de  la  Mission  établis  â 
Fontainebleau,  pour  leur  subsistance  et  entretenu  ement 

pendant  les  six  derniers  mois  1697 3ooo*i 

A Jacques  Lucas,  plombier,  pour  les  ouvrages  de 
plomberie  qu’il  a faits  dans  les  dehors  du  château  de 
Versailles  pendant  les  six  derniers  mois  1697..  781**  6 
23  décembre  : aux  héritiers  de  deffunt  Jean  Pennel, 
cy-devant  curé  de  la  parroisse  Notre-Dame  de  Chalou , 
1767**  tos  pour  leur  remboursement  de  la  nonjouissance 
des  dixmes  novalles  que  ledit  curé  avoit  droit  de  prendre 
sur  4 1 8 arpens  de  terres  labourables  qui  sont  occupées 
par  les  bois  que  le  Roy  a fait  planter  dans  la  garenne  de 
Vézinet  en  1666,  pendant  5 ans,  sçavoir  depuis  le  mois 
d’août  1666  jusqu’au  20  août  1671,  jour  du  décès  dudit 

curé,  à raison  de  3 1 3**  105  par  an 1567**  io‘ 

Au  sieur  Jean  Pousse,  curé  de  ladite  parroisse  le 
20  août  1671,  pour  son  remboursement  de  la  nonjouis- 
sance desdites  dixmes  pendant  quatre  ans  trois  mois  deux 
tiers  qu’il  a joui  de  ladite  cure,  finis  le  1 5 décembre  1 676 
qu’il  s’est  démis  d’icelle,  à la  susdite  raison.  1 34g*+  i6‘ 
Au  sieur  Legras,  â présent,  curé  de  ladite  parroisse, 
pour  son  remboursement  du  fonds  de  ladite  dixme,  à la- 
dite raison,  suivant  la  transaction  passée  avec  lui  le  3 fé- 
vrier dernier,  ladite  somme  payée  en  augmentation  de 
gage  pour  la  sûreté  du  Roy,  lesquelles  ne  pourront  estre 

vendues  qu’en  remplaceant 6270** 

Audit  sieur  Legras,  pour  son  remboursement *de  la 
nonjouissance  desdites  dixmes  pendant  la  présente  année. 

3i3**  io‘ 

A Mr  Hebert,  maître  des  requestes,  pour  son  rem- 
boursement du  fonds  et  de  la  nonjouissance  des  héri- 
tages à luy  apartenant,  qui  sont  occupez  par  les  travaux 
que  le  Roy  a fait  faire  à Bue  et  aux  environs,  et  de  l’in- 
demnité des  lots  et  ventes  sur  les  héritages  occupez  par 
lesdits  travaux,  remboursez  à divers  particuliers  qui  luy 

sont  censuels 12600**  i’ 

Aux  propriétaires  des  hérittages  qui  sont  occupez  par 
les  travaux  que  le  Roy  a fait  faire  pour  augmenter  de 
trois  pieds  d’eau  l’estang  de  Trappes  plus  qu’il  n’avoit 
esté  réglé  lorsque  le  remboursement  a esté  fait  en 
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l’année  i685,  el  par  le  débordement  des  eaux  de  la 
rigolle  nommée  la  rivière  de  Trappes,  pour  leur  rem- 
boursement tant  du  fonds  que  de  la  nonjouissance  desdits 

hériltages. 1 1212**  iâs 

2ü  décembre  : à la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon,  couvreur, 
parfait  paiement  de  3666**  8’  9''  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  couverture  qu’elle  a fait  faire , outre  ses  en- 
tretiens, tant  au  château  de  Versailles  et  dépendances 
d’iceluy  qu’aux  maisons  royalles  et  ailleurs  pendant  la 

présente  année 3 266**  8S  gd 

A Gérard  Marcou,  parfait  payement  de  g A 42++  17*  2d 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits 
au  château  de  Versailles  et  aux  bâtiments  des  dehors 
d’iceluy,  depuis  le  1er  juin  jusqu’au  dernier  novembre 

1 697 5892**  1 7 5 2'1 

2.3  décembre  : à Estiennë  Bourgaült,  peintre,  sur  ses 
ouvrages  de  grosse  peinture,  tant  au  château  de  Versailles 

et  aux  dehors  d’iceluy  qu’à  Méudon..  1800** 

A Jean  Mallet,  charpentier,  parfait  payement  de 
702*1**  .y5  10d  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a faits 
au  château  de  Versailles  et  dépendances  d’iceluy  depuis 
le  icr  février  jusqu’au  dernier  octobre  1697.  3 3 A 7 7’  2'1 
A Charles-François  Pollard,  parlait  payement  de 
1828  1**  125  à quoy  montent  les  tuyaux  de  fonte  de  fer 
d’un  pied  qu’il  a fourni  et  posez  à Mariy,  et  les  conduites 
de  18  pouces,  8 pouces  et  6 pouces,  qu'il  a déposées  et 
reposées  audit  Marly  pendant  l’année  1696.  9181**  12' 
Aud.  Pollard,  parfait  payement  de  10000**  à quoy 
monte  l’entretien  qu’il  a fait  de  toutes  les  conduites  de 
tuyaux  de  fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Ver- 
sailles, Trianon  el  la  Ménagerie  el  de  celles  de  la  machine 

de  Seyne,  pendant  la  présente  année 0200** 

A luy,  sur  les  ouvrages  de  déposage  et  reposage  qu’il 
a faits  des  conduites  de  fonte  de  fer  à Marly.  . 61 8**  8S 

29  décembre  : aud.  Lucas,  pour  son  payement  des 
ouvrages  de  plomberie  qu’il  a livrez  à la  Machine  en  1 697. 
209**  i5s  2d 

3i  décembre  : au  sieur  Sauvage,  propriétaire  des 
forges  de  Guichy,  en  Nivernois,  parfait  payement  de 
10073**  ios  pour  1 8 5 toises  1/2  de  tuiaux  de  fonte  de 
fer  d’un  pied  de  diamètre,  à 57**  la  toise,  qu’il  a fourni  el 
posé  en  168*1  pour  la  conduite  des  eaux  de  la  machine 
de  la  rivière  de  Seyne..  3073**  ios 

30  décembre  : aud.  Lucas,  à compte  des  ouvrages  de 

plomberie  qu’il  a laits  au  château  de  Versailles  pendant 
1697 1 356**  is  2d 

3 janvier  1698  : aud.  Mallet,  parfait  payement  de 
25âo*+5d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  charpenterie 
qu’il  a faits  à Meudon  pendant  1697 1090**  5d 


Aud.  Mallet,  à compte  de  ses  ouvrages  suivant  el 
pour  achever  de  consommer  la  susdite  ordonnance  de 

fonds • 62**  1 25  5d 

A Loris  Regnouf,  paveur,  parfait  payement  de  500*1**17’ 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  aux  mai- 
sons royalles  de  Paris  et  à la  Machine  pendant  1697,  et 
aux  châteaux  de  Versailles  et  de  Marly  depuis  le  mois 
d’octobre  dernier,  suivant  six  mémoires,  et  ce  du  fonds 
restant  des  12000**  destinez  au  parfait  payement  des  ou- 
vrages de  maçonnerie  faits  par  le  sieur  Marcou,  entre 

preneur 3i43**i5s5d 

5 janvier  1698  : à Gérard  Marcou,  entrepreneur, 
parfait  payement  de  1896**  5' 3d  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  château  et  dehors 

d’iceluy  pendant  décembre  dernier 1.596**  5S  3d 

1 9 janvier  : aud.  Bourgault,  sur  ses  ouvrages  de  grosse 
peinture  aux  châteaux  de  Versailles  el  de  Meudon . 900** 
Aud.  Bailly,  entrepreneur,  à compte  des  ouvrages  do 
maçonnerie  qu’il  a faits,  en  1697,  à la  rivière  de  Marly. 

gooo** 

Aud.  Gaston  Martin,  serrurier,  à compte  des  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a laits  à Marly  en  1697  • • • • 3 8oo** 
A François  Millot,  menuisier,  parfait  payement  de 
7608**  9“  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie 

qu’il  a faits  à \Jai ly  en  1697 . 782**  7”  id 

A Jacques  Mirel,  parfait  payement  de  74*19**  4S  2d  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à 

Marly  en  1697 a 99**  45  2'1 

22  janvier  1698  : aud.  Bailly,  parfait  payement  de 
71  1 3 1 **  8S  9'1  à qi  oy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie 
par  luy  faits  à la  rivière  de  Marly  en  1697.  90*1**  igs  8* 
A Jean  Mallet,  charpentier,  parfait  payement  de 
io8o**gs  à quoy  montent  les  ouvrages  de  charpenterie, 
qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  el  dehors  d’iceluy 
pendant  novembre  et  décembre  dernier..  . 817**  i(is  7'1 
2 février  1698  : à Gérard  Marcou,  entrepreneur, 
parfait  payement  de  i o3g*+  io53d  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  nu  château  de  Ver- 
sailles pendant  janvier  dernier 7^9**  ios3d 

9 février  1698  : à luy,  parlait  payement  de  9 0 5 **  12’  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits 
aux  bâtiments  des  dehors  dud.  château  pendant  janvier 

dernier 637**  1 1 5 1 1'1 

Au  sieur  de  Beaurepaire,  pour  ses  apoinlemenls  des 
six  premiers  mois  1691,  à 3ooo**  par  an , y compris  3oo** 
pour  ceux  de  son  commis  pendant  le  même  temps,  à 

600**  par  an 1800** 

A Antoine  Trumël,  ancien  jardinier,  pour  la  pension 
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que  S.  M.  luy  a accordée  pendant  les  années  169  A et 

i6g5,  à raison  dei5oott  par  an 3ooott 

2.3  novembre  : aux  officiers  de  Fontainebleau  cy  après 
nommez,  par  gratification,  en  considération  du  bon  état 
de  leurs  entretenemens  pendant  1697,  sçavoir  : 

A Debray,  ayant  l’entretien  de  la  moitié  du  grand 


parterre 3oott 

A Gaspard  Guinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre 

moitié 3oott 

A Varin,  ayant  celuy  des  arbres  fruitiers 9 00tt 

A luy,  en  considération  de  l’augmentation  de  son  en- 
tretien   1 a 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  celuy  du  jardin  de  l’étang. 

iSott 

A Nivelon,  ayant  celuy  du  jardin  du  mail..  . . ioott 

A Voltigeant,  ayant  celuy  des  batleaux iSott 

A Couturier,  ayant  celuy  des  fontaines 2 0 0tt 

A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albret.  . . 

1 5 ott 

A Thierry,  concierge  de  la  Ménagerie Cott 


A Dervaux,  concierge  de  la  cour  du  Cheval  blanc.  . . 

ioott 

A Toulet,  concierge  de  la  Surintendance  des  finances. 

200tt 

A la  veuve  La  Salle,  concierge  de  la  Surintendance 

des  bâtiments 200^ 

A Louis  Desbouts,  ayant  l’entretien  de  la  plus  grande 

partie  ilu  parc A00N 

A Pion,  ayant  la  nourilure  des  cignes  et  carpes  du 

canal  et  des  étangs ioott 

27  avril  : audit  Millot,  sur  la  menuiserie  qu’il  a fait 

à Marlv  en  1698 1017^  123  1 i‘l 

Audit  Mirel,  sur  la  menuiserie  idem.  i5oott  i5s  îo'1 
10  aousl  : au  nommé  Gauray,  meuuisier,  à compte  des 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  bàtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles  en  1697.-  . . i3ntt  5 5 
Somme  de  ce  chapitre..  . . 538682tt  9 5 9'1 

PARTIES  PAYÉES 

EN  AUGMENTATIONS  DE  GAGES,  EN  DEDUCTION  DU  MILLION 
DU  FOND  DES  BATIMENS  1 69 7. 

20  j uin — 1 5 septembre  : à Pierre  Le  Maistre  le  ne- 
veu, entrepreneur,  à compte  des  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  à Meudon 5Aoott 

iA  juillet  - 6 octobre  : à Jean  Bailly,  entrepreneur,  à 
compte  de  la  maçonnerie  qu’il  a fait  pour  la  rivière  de 
l’allée  du  derrière  du  château  de  Marly  (A  p.).  3o6oott 
iA  juillet  : à Nicolas  Desjardins,  serrurier,  parfait 


payement  de  36o5tt  7*  id  pour  ouvrages  de  serrurerie 
qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Versailles 
pendant  le  mois  de  novembre  dernier  et  les  quatre  pre- 
miers mois  1 697  2io5tt73id 

A la  veuve  Bellier,  jardinier,  ayant  l’entretien  du 
jardin  en  gazon  du  château  de  Saint-Germain-en-Laye,  à 

compte  dudit  entretien goott 

11  août  : à François  Millot,  parfait  payement  de 
1 1 97 3+t  18”  id  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’il  a faits  à Marly  en  1696 1 673++  18’  id 

A luy,  sur  ses  ouvrages  au  château  de  Marly  en  1697. 

1 efitt  is  1 id 

8 septembre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur  le  pavé  en 
ciment  qu’il  a fait  pour  recouvrir  le  fonds  des  bassins  de 

lad.  rivière  de  Marly 36oott 

1 5 septembre  : à Pierre  Leclerc,  dit  Pittre , terrassier, 

sur  les  terres  qu’il  remue.à  Meudon 36oott 

29  septembre  : au  sieur  Simon  Boulduc,  apolicaire, 
parfait  payement  de  i3ggtt  iAs  à quoy  monte  la  dépense 
du  cours  de  chimie  qu’il  a enseigné  au  laboratoire  du 
Jardin  royal  pendant  1696,  et  700*+  65  à compte  do 
pareille  dépense  aud.  jardin  pendant  1697.  . . . i8oott 
A Jean-Jacques  Aubert,  charpentier,  iSoottque  le  Roy 
luy  a accordé,  tant  par  gratification  que  pour  l’indem- 
niser de  la  perte  qu’il  a faits  sur  les  ouvrages  de  Marly, 
â cause  de  la  précipitation  avec  laquelle  on  l’a  obligé 

de  travailler i8oott 

17  novembre  : à François  Le  Normand,  jardinier,  ayant 
l’entretien  du  jardin  potager  du  Roy,  à Versailles,  parfait 
payement  de  i8ooott  pour  lcd.  entretien  pendant  la 

présente  année 7800^ 

A Henry  Dupuis,  jardinier,  ayant  l’entretien  des  allées 
du  jardin,  orangerie  et  pourtour  du  canal  de  Versailles, 
parfait  payement  de  9oAoott  à quoy  monte  led.  entretien 
pendant  la  présente  année,  y compris  l’augmentation  de 

2000tt  à luy  accordée  par  le  Roy 10200^ 

17  novembre:  à André  Dupuis  le  fils,  ayant  celuy  des 
jardins  et  pépinières  de  Trianon,  parfait  payement  de 
i25oott  pour  ledit  entretien  pendant  1697.  . . Aooott 
Au  sieur  Le  Nostre,  parfait  payement  de  gooott  â 
quoy  montent  les  entretiens  du  jardin  du  palais  des 
Tbuilleries, sçavoir  : pour  celuy  du  grand  parterre  à 35oott 
par  an,  pour  celuy  des  parterres  en  gazon  à 25oott  par 
an,  pour  celuy  du  petit  jardin  à fleurs  à iSoott  par  an, 
et  pour  celuy  des  palissades  de  jassemins  d’Espagne  a la 

susdite  raison 7 ooott 

Au  sieur  Desgots,  ayant  l’entretien  des  allées  plattes- 

bandes  et  fer  à cheval  du  jardin  du  palais  des  Tbuilleries , 
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parfait  payement  de  3Goo**  pour  ledit  entielien  pendant 

la  présente  année 2800** 

A la  veuve  Masson  et  Claude  Le  Juge,  sa  sœur,  parfait 
payement  de  2600**  pour  l’entretien  qu’elles  ont  fait  de 

partie  dud.  jardin  pendant  idem 1900** 

Au  sieur  François  Girardon,  sculpteur  du  Roy,  pour 
la  pension  qui  luy  a esté  accordée  par  S.  M.  pendant  la 

présente  année 4ooo**  | 

Aud.  Girardon,  à compte  du  pied  d’estal  qu’il  fait  en 
marbre  pour  le  groupe  de  V Enlèvement  de  Proseiyine  , 

posé  dans  le  jardin  de  Versailles 3ooo**  j 

17  novembre  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  char-  | 
pcntier,  pour  son  payement  des  bois  d’augmentation  cl  ; 
de  la  plus  valeur  des  bois  qui  ont  esté  démolis  et  rem- 
placez dans  les  mouvements  aux  grands  chevalets  et  aux 
puisards  de  la  Machine  par  ledit  La  Porte,  pendant 

l’année  1696  et  la  présente 2 363**  i6s  2 11 

A luy,  à compte  des  bois  d’augmentation  qu’il  fournit 

à ladite  Machine 21 36**  35  iod 

A la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon,  couvreur,  parfait  paye- 
ment de  1 i/i20tt  à quoy  montent  les  entretiens  qu’elle  a 
fait  faire  des  couvertures  des  maisons  royalles  pendant 
la  présente  année,  sçavoir  : pour  celles  de  Versailles,  à 
raison  de  7600**  par  an,  pour  celles  des  maisons  royalles 
de  Paris  et  du  nouveau  couvent  des  Capucines,  à 3420** 
par  an,  et  de  5oo**  par  an  pour  celles  des  bâtiments 

dépendants  de  la  Machine 7270*1 

ier  décembre:  au  sieur  Verdier,  peintre,  travaillant 
aux  Gobelins,  pour  ses  pensions  pendant  1697  . 33oo** 

Au  sieur  du  Vernay,  démonstrateur  au  Jardin  royal 

des  plantes,  pour  ses  apointemens  pendant  1697 

i5oo** 

Au  sieur  Dacquin,  autre,  pour  idem i5oo** 

Au  sieur  Clinquant,  garde  du  palais  des  Thuilleries  et 
conciergedela  Salle  des  comédies  d’iceluv, sçavoir  : 2000** 
pour  ses  apointemens  de  concierge  de  ladite  Salle  des  co- 
médies, 2000**  pour  tenir  propres  les  chambres  et  cours 
dudit  palais,  et  3oo**  pour  ses  apointemens  de  garde 

dudit  palais  pendant  la  présente  année 43oo** 

1er  décembre  : au  sieur  de  Poutrincourt,  pour  le  loyer, 
pendant  1697,  dosa  maison,  écurie  et  manège  occupez 

par  les  officiers  de  la  grande  écurie 6100** 

Au  sieur  Le  Court,  contrôleur  à Monceaux,  pour  ses 
apointemens  des  neuf  derniers  mois  1697,  à i5oo**  par 

an 11 25** 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 121900**  7*  id 
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ARBUSTES  ET  PLEURS. 

3 février  : au  nommé  Germain  Chédeville,  pour 
187  maronniers  qu’il  a livré  pour  les  jardins  de  Marly 

et  de  Trianon 1 9 A **  1 5 * 

3 mars  : à luy,  parfait  payement  de  i.85**  8S  à quoy 
montent  les  arbres  fruitiers  qu’il  a livrez  pour  les  jardins 

des  maisons  royales  en  1696 110**  85 

2 4 novembre  : à luy,  sur  les  arbres  fruitiers  qu’il 
fournit.. 100** 

12  may-9  juin  : à Philippe  Cloud,  pour  les  géro- 

flées  doubles  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  des  maisons 
royalles  (3  p.) 438**  103 

1 3 octobre  : au  sr  Coste,  jardinier  fleuriste,  pour 

10000  narcisses  nonpareilles  qu’il  a livré  à la  pépinière 
du  Roy 200** 

14  avril-9  juin:  à Janson,  jardinier  à Paris,  pour 

les  géroflées  doubles  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  des 
maisons  royalles  (3p.) 4 1 5+* 

28  avril-9  juin  : à La  Croix,  pour  les  géroflées 

doubles  qu’il  a fourni  (3  p.) 263**  i53 

9 juin- 27  octobre  : à la  veuve  Descruciiets,  pour  les 
arbustes  à fleurs  qu’elle  a livré  pour  les  jardins  des  mai- 
sons royalles  (4p.) 35 1 *'  io3 

9-23  juin  : à Rdlard,  pour  les  arbustes  qu’il  a livré 
pour  les  jardins  des  maisons  royalles  ( 2 p-)-**  102**  8 s 
8 décembre  : à luy,  par  gratification 9A** 

1 3 octobre  : .à  Rouanay,  pour  1 56  chèvrefeuils  et 

9 genets  d’Espagne  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  des 
maisons  royalles 160**  io’ 

14  avril -26  may  : à Laforest,  pour  les  plantes  vi- 

vasses  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  des  maisons 
royalles  (4  p.), 879**  6“  5d 

22  décembre  : à Ladolle,  pour  les  oignons  de  fleurs 

de  Provence  qu’il  a fourni  pour  idem i5o** 

3i  mars -9  juin  : au  nommé  Legru,  pour  les  plantes 

vivasses  qu’il  a fourni  pour  idem  (6p.) 7 1 5** 

7 juillet  : à luy,  pour  six  orangers  qu’il  a livré  pour 
idem 90** 

15  septembre -10  novembre  : à luy,  pour  les  oignons 

de  fleurs  pour  idem  (5  p.) 842**  6siorl 

3i  mars -9  juin  : au  nommé  Desciiaux,  pour  les 
plantes  vivasses  qu’il  a fourni  pour  les  maisons  royales 

(6p.) 680**  6’ 

A Chevalier,  sur  les  oignons  de  fleurs  qu’il  a fourni 
pour  idem  (5p.).... ...  524**  2* 
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j 5 septembre -27  octobre  : à Desnots,  pour  les  oi- 
gnons de  fleurs  idem  (4p.) 469**  i6s  5'1 

3i  mars  : au  sr  Vernier,  pour  800  tubéreuses  qu’il  a 
livré  à la  pépinière  du  Roy,  au  Roule,  à 6**  le  cent.  48** 

1 5 septembre -1 0 novembre  : à luy,  sur  les  oignons 

de  fleurs  qu’il  fournit  pour  les  jardins  des  maisons 
royalles  (5  p.) 785++  5* 

17  février-t-2  mav  : à Germain  Paris,  parfait  paye- 
ment de  1 7 0 '1 175  pour  907  milliers  de  charmille  eL 
des  ormes  en  motte  qu’il  lève  et  voiture  au  jardin  de 
Trianon  et  au  pourtour  des  réservoirs  des  Graissets , pour 
mettre  en  pépinière  (8  p.).  . . * 1704**  17’ 

a3  juin- 21  juillet  : à luy,  pour  5io  boisseaux  de 
graine  d’orme  qu’il  a livré  et  les  fossez  qu’il  a fait  à 
plusieurs  endroits  des  pépinières  de  Versailles  (2p.).. 
2 52**  i6s 

2 4 novembre- 22  décembre  : à luy,  sur  la  charmille 

qu’il  lève  en  motte  et  qu’il  voiture  des  pépinières  de 
\ ersailles  à Mari  y (3p.) 600** 

Au  s1  Giradt,  à compte  de  23i6  maronniers  qu'il  a 
livré  pour  planter  dans  les  jardins  de  Y ersailles  et  de 
Trianon  (2  p.) 5oo** 

19  avril  : à Pierre  Renard,  pour  2o5  bottes  de  per- 
ches de  châtaignier  qu’il  a livré  pour  palissader  la 
grande  charmille  de  Meudon,  à 5o**  le  cent..  102**  ios 

3 mars  : à Bosquet,  pour  348  bottes  de  buis  qu’il  a 

livré  pour  les  jardins  des  maisons  royalles,  dont  187 
bottes  de  buis  nain,  à 5S  la  botte,  et  161  bottes  de  buis 
de  bois,  à 7 s 1 1 2H  9’ 

b décembre  : à Louis  Verrier,  pour  167  bottes  de 
buis  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  de  Meudon.  47**  19* 

8-22  décembre  : à Jacques  Gobet,  à compte  des 
épines  blanches  et  du  buis  qu’il  a fourni  pour  les  jar- 
dins des  maisons  royalles  (3  p.) 2 5o** 

20  janvier- 16  novembre  : à Germain,  pour  les  voi- 
lures de  plusieurs  arbres  verds  et  autres,  transportez 
de  la  pépinière  du  Roulle  dans  les  jardins  des  maisons 


royalles  (4  p.) . , i4o4tt  i5s 

22  décembre:  à luy,  pour  3io  maronniers  qu  il  a 
fourni  pour  les  jardins  de  Meudon  122** 


Somme  de  ce  chapitre. ...  1 1 54 1 **  1 8S  8d 
terraux  et  fumiers. 

20  janvier- 22  décembre:  aux  nommez  Jardinet  et 
Regempikd,  voituriers,  pour  les  terres  d’égout  qu’ils  por- 
tent dans  les  carrez  de  la  pépinière  du  Roulle  (7  p.),  . . 

453H  6S  Ad 

4  aousl  : à Le  Vouget,  pour  16  toises  cubes  de  boue 


des  rues  de  Versailles,  qu’il  a voituré  proche  la  pépinière 

neuve  de  la  porte  Saint-Antoine 02** 

20  janvier  : au  nommé  Lamarre,  pour  70  tombereaux 
de  fumier  de  vache  qu’il  a livré  pour  la  pépinière  du 
Roulle,  à 3os  le  tombereau,  non  compris  les  voitures, 
et  75  bottes  de  paille  de  seigle  pour  faire  des  paillas- 
sons, à 8!  la  botte i35** 

27  octobre  : à luy,  pour  2 83  tombereaux  de  boue  de 
Paris,  qu’il  a voituré,  à raison  de  8S  le  tombereau .... 

1 i3**  4’ 

17  février  : à François  Le  Normand,  jardinier  du  pota- 
ger de  Versailles,  pour  44  toises  1/2  de  terrau  qu’il  a 
fourni  pour  le  nouveau  jardin  de  Trianon  et  pour  le  bos- 
quet de  la  Montagne  du  jardin  de  Versailles. . . . i5o** 
4 aoust-ier  septembre  : au  nommé  Avare,  pour 
3y  toises  cubes  de  grand  fumier  qu’il  a voituré  à la 

pépinière  du  Roulle,  à 7*  la  toise  (3  p.) 269** 

Somme  de  ce  chapitre 1 i42**  ios  4d 

LABOURS,  PLANTS  ET  JARDINAGES. 

3 février  : à Pierre  Le  Maistre  et  Vienot,  pour 
386  trous  qu’ils  ont  fait  pour  regarnir  les  arbres  morts 
dans  les  avenues  du  parc  de  Vincenncs 82**  i6s 

17  mars  : à eux,  pour  les  fossez  qu’ils  ont  faits  auxd. 

avenues 112**  i5s 

18  aousl  : aud.  Le  Maistre,  pour  avoir  ébourgeonné 
les  arbres  des  avenues  du  parc  de  Vincennes.  . . 45**  6 

8 décembre  : à Jean  et  Nicolas  Le  Maistre,  pour  les 
fossez  qu’ils  ont  fait  aux  avenues  dud.  château,  et  le 
labour  au  pied  des  arbres  desd.  avenues.  . . 29**  iAs  6d 

6 janvier  - 12  may  : à Dolot,  jardinier,  parfait  paye- 
ment de  4578*1  pour  la  grande  charmille  qu’il  a levé 
en  motte  dans  le  parc  de  Chaville  pour  planter  dans  les 
jardins  de  Meudon,  depuis  le  mois  d’octobre  jusqu’à 

présent  (8p.) 1628** 

10  novembre- 22  décembre:  à luy,  à compte  de  la 
grande  charmille  qu’il  lève  en  motte  et  voilure  dans  les 

jardins  de  Meudon  (4p.) » i3oo** 

20  janvier- 3 1 mars  : à tuv,  à compte  du  labour  et 
deffrichement  qu’il  fait  dans  quatorze  remises  à gib.ei 

de  la  plaine  de  Vézinet  (3  p.) 600** 

3 février -1 5 septembre  : à luy,  pour  l’entretien  de  la 
fermeture  d’échalats  des  dix  remises  à gibier  du  grand 
parc  de  Versailles  du  côté  de  Villepreux,  pendant  les  six 
derniers  mois  1696  et  six  premiers  1697.  (3p.)  25o** 

9 juin- 7 juillet  : à luy,  pour  la  gratification  qui  luy 
a esté  accordée  en  considération  de  78  arpens  de  terre 
qu’il  a deffriché  dans  la  plaine  de  Vézinet  (2  p.)  3i-t** 

6 janvier- 21  juillet:  à Remï  Janson,  jardinier,  par- 
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fait  payement  de  2988**  5!  pour  les  trous  qu’il  a fait 
pour  regarnir  les  arbres  morls  dans  les  parcs  de  Ver- 
sailles, Cbaville  et  Meudon,  et  dos  arbres  qu’il  lève  et 

qu’il  voiture  dans  lesd.  parcs  ( i3  p.) 2588**  55 

22  décembre  : à luy,  sur  les  trous  qu’il  a fait  auxd. 

endroits i5o** 

17  mars- 12  may  : à luy,  parfait  payement  de  443** 
pour  le  lerran  qu’il  a voilure  au  bosquet  de  l’Etoile  du 
jardin  de  Versailles  et  les  rigolles  qu’il  fait  dans  icelui 

pour  planter  des  ifs  (3  p.) 343** 

3i  mars- 26  may  : à luy,  pour  les  grands  piscéas 
qu’il  lève  en  motte  et  qu’il  plante  dans  les  jardins  de 
Meudon  et  dans  l’allée  royal  le  du  parc  de  Cbaville  (5p.) 
657** 

9 juin-  21  juillet  : à luy,  pour  le  premier  labour 
qu’il  a fait  aux  arbres  des  avenues  des  parcs  de  Versailles, 
Meudon  et  Chaville,  et  aux  pépinières  d’ormes,  char- 
milles et  bois  blanc  (4p.) 61 3**  19’  3d 

ier  septembre-i3  octobre:  à luy,  pour  le  deuxième 

labour  (3  p.) 625** 

io-24  novembre  : à luv,  pour  le  troisième  labour 

(2p.) 33o**  7’  1 id 

27  octobre  : à luy,  pour  les  grands  piscéas  qu’il  a 
levez  en  motte,  voiturez  et  plantez  pour  regarnir  l’allée 
neuve  des  jardins  de  Meudon  et  l’allée  royalle  du  parc  de 

Cbaville i5i** 

6 janvier- 3 1 mars  : à André  Boisselet,  jardinier  de 
Chaville,  pour  7692  grands  piscéas  qu’il  a élagués  dans 
les  allées  du  parc  de  Chaville,  à raison  de  3o**  le  millier 

(3  p.) 2 2 5**  9’ 

26  may  : à Thomas  de  Bugny,  pour  les  trous  qu’il  a 
lait  dans  les  allées  du  palais  des  Thuilleries  et  bois  de 
Boulogne  et  48o  arbres  qu’il  a plantez  dans  lesd.  allées 

i56** 

i5  septembre  : à luy,  pour  le  premier  labour  qu’il  a 
fait  auxd.  avenues  et  pour  avoir  ébourgeonné  lesd. 

arbres 77tt  3S  3d 

Somme  de  ce  chapitre.  . 10277*1  *5’  lld 

OSIERS  ET  MANNEQUINS. 

21  janvier-17  février  : à Cordelette,  parfait  paye- 
ment de  35i**  pour  les  manequins  qu’il  a fourni,  depuis 
le  2 juin  1696,  à la  pépinière  du  Roulle  (2p.).  20 1** 
e3  juin- 24  novembre  : à luy,  pour  les  manequins 
qu’il  a livrez,  depuis  le  17  février  dernier,  pour  porter 

des  arbres  verds(4  p.) 426**io3 

20  juin-i3  octobre:  à Hendrecy,  vannier,  pour  les 
mânes  d’osier  qu’il  a livrez  à la  pépinière  du  Roulle 
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depuis  le  28  juillet  1696  jusqu’à  ce  jour  (4  p.) 

4 08**  1 1!  9d 

17  février  : à Malherbe,  vannier,  parfait  payement 
de  260**  6S  pour  les  mânes  qu’il  a livrez  pour  servir  à 
planter  de  la  grande  charmille  et  des  piscéas  dans  les 
jardins  de  Meudon  et  de  Chaville,  depuis  le  1 8 novembre 

dernier 12  5**  6‘ 

27  octobre- 22  décembre  : à luy,  pour  les  mannes 
d’osier  qu’il  a fourni  pour  les  pépinières  de  Versailles 
(z‘  P-) 3 10** 

14  avril  : à Le  Roy,  pour  80  bottes  d’osier  qu’il  a 

livré  pour  palisser  la  charmille  et  les  ifs  de  Meudon,  de 
l’Etoile  dans  le  jardin  de  Versailles 80** 

Somme  de  ce  chapitre 1 55i**  7’  9d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

15  septembre  : à Marcelins,  pour  85o  pots  de  terre 

qu’il  a livré  à la  pépinière  du  Roulle,  dont  800  à 8**  le 
cent,  et  5o  grands  à 4 5 chacun 5o** 

6 janvier- 3 février  : à Pierre  Cochois,  garde-cignes, 
pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour  prendre  les  ciguës 
dans  les  glaces,  depuis  le  pont  de  Saint-Cloud  jusqu’à 

celuy  de  Melun  (2  p.) 219**  7® 

17  février- 29  septembre  : à luy,  pour  ses  apointe- 
mens  du  dernier  quartier  1696  et  des  trois  premiers 

1697  (3  p.) 366*+ 

i3  octobre  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a fait  pour 

avoir  esjointé  48  jeunes  cignes 

6 janvier- 2 février  : à Lb  Vanneur,  autre,  pour  la 
dépense  qu’il  a fait  pour  prendre  les  cygnes  dans  les 

glaces,  depuis  Saint-Cloud  jusqu’à  Rouen  (3  p.) 

289**  1 2“ 

1 3 octobre  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a fait  pour 

esjointer  21  jeunes  cygnes  sur  la  rivière  de  Seyne,  depuis 
Saint-Cloud  jusqu’à  Rouen 68**  1 o“ 

3 mars  : à Guillaume  Collignon,  charron,  pour  ou- 
vrages de  charonnage  à la  pépinière  du  Roulle  en 

1696  et  1697 i5**  8“ 

À Merlains,  maréchal,  pour  ses  ouvrages  à lad.  pépi- 
nière depuis  le  3 janvier  1696 20**  3’  6d 

A Bouvrains,  serrurier,  pour  ses  ouvrages  de  serrure- 
rie à lad.  pépinière  depuis  le  28  juillet i3**7s 

8 décembre  : à Ringuet,  pour  un  traisneau  qu’il  a 
fait  pour  voiturer  des  ormes  en  motte  pour  planter  dans 

les  jardins  des  maisons  royalles 2 5** 

20  janvier-17  mars  : au  sr  Buffié,  marchand  d’a- 
voine, pour  celle  qu’il  a foufni  pour  la  nourriture  des 
cignes  (2p.) a9i« 

14  avril  : à Durand,  pour  douze  serpettes,  deux  scies 
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et  un  sizeau  à bec  de  corbin  qu’il  a fait  et  livré  pour 

palisser  la  grande  charmille  de  Meudon 55**ios 

7 juillet  : à Le  Maire,  fayancier,  pour  dix-huit  vases 
de  fayence  qu’il  a livré  à la  pépinière  du  Roulle..  . g3tt 
21  juillet:  à Fenouillet,  chaudronnier,  pour  avoir 
resoudé  trente  et  un  arosoirs  à lad.  pépinière.  . 27**  ios 
Somme  de  ce  chapitre t6o8H  7’  6d 

OUVRIERS  DE  LA  PEPINIERE  DU  ROULLE. 

6 janvier- 22  décembre  : aux  ouvriers  de  lad.  pépi- 
nière du  Roulle , pour  leurs  journées , depuis  le  1 5 dé- 
cembre 1696  jusqu’au  21  décembre  1697  (26  p.).  . • . 

Zi38ott9‘6d 

OUVRIERS  DES  PEPINIERES. 

6 janvier-10  novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  à planter  en  motte  de  la 
grande  charmille  dans  les  jardins  de  Meudon  (6  p.).  • • 

5i7tt  1 is 

6 janvier- 2/1  novembre:  à ceux  qui  ont  travaillé  à 
Vanvre,  Sceaux  et  Vincennes  à lever  des  maronniers  et 
à les  arrester  et  changer  dans  le  nouveau  jardin  de 

Trianon  et  autres  endroits  des  pépinières  (5  p.) 

56o**  7* 

6 janvier- 22  décembre  : à ceux  qui  ont  veillé  à la 
conservation  des  plants  d’arbre  des  avenues,  pépinières 

et  parc  de  Versailles  (26  p.) 1298^  ios 

A ceux  qui  ont  travaillé  à divers  menus  ouvrages 

dans  lesd.  pépinières  (2  p.) 88**  i4s  4 

6 janvier  : à ceux  qui  ont  travaillé  à oster  de  1 eau 
sur  le  gros  mur  qui  conduit  l’eau  de  la  Machine  a la 

butte  de  Montboron i8H  3 

20  janvier  : à .ceux  qui  ont  travaille  à répandre  du 
fumier  sur  un  morceau  de  terre  que  l’on  doit  mettre  en 

pépinière  celte  année 1 3 à 

20  janvier- 17  mars  : à ceux  qui  ont  eslague  les 
arbres  des  avenues  du  grand  parc  de  Versailles  et  du 

parc  de  Cbaville  (6  p.) i386«  3S  9d 

17  février  : à ceux  qui  ont  chargé  du  fumier  a 1 hôtel 
de  Limoges  et  qui  l’ont  répandu  au  Chenav  pour  faire 

ijne  pépinière 178*111 

A ceux  qui  ont  travaillé  à reprendre  par  dessous 
œuvre  le  grand  puis  de  la  pépinière  du  Roulle..  86*1  6S 
3 mars  : à ceux  qui  ont  voituré  du  crottin  de  mouton, 
de  la  terre  franche  et  de  la  terre  dégoût  à lorangeiie 
des  Thuilleries , depuis  le  i5  décembre  1696  jusqu’au 

16  février  1697 10 

1 7 mars  : à ceux  qui  ont  fait  des  trous  pour  faire  la 


continuation  d’une  allée  vis-à-vis  la  grande  grille  de 

Marly - 44**  1 6S 

A ceux  qui  ont  labouré  deux  carrez  et  planté  de  l’osier 

dans  le  petit  parc 46**  4’ 

17  mars  -1  à avril  : à ceux  qui  ont  palissé  et  arresté 
les  grandes  charmilles  à Meudon  (3p.)..  458*1  ns  nd 
3i  mars  : à ceux  qui  ont  levé  des  marcottes  de  bois 
blanc  et  plié  celles  d’ormes  dans  les  pépinières  de  Ver- 
sailles  86*16’ 

i4-28  avril  : à ceux  qui  ont  levé,  ployé  et  regarni 
des  billes  d’ormes  dans  les  susd.  pépinières  (2  p.).  . . . 
271*1  3’ 

i4  avril- 22  décembre  : à ceux  qui  ont  voituré  des 
arbres  verds,  arbrisseaux,  plantes  vivasses  et  fleurs,  de 
la  pépinière  du  Roulle  aux  jardins  des  maisons  royalles 
(4  p.) 1291*1 

12  may  : à ceux  qui  ont  racomodé  les  perches  aux 

arbres  de  la  rampe  de  Trianon 7**  1G1 

9 juin  : à ceux  qui  ont  ôté  les  vers  au  pied  des  arbres 
de  la  pépinière  d’ormes  de  Flandre,  près  Saint-Antoine 

1 99tt  1 is  ^|d 

23  juin -1 5 septembre:  à ceux  qui  ont  serré  et  saclé 

des  graines  d’ormes  prez  Saint- Antoine  (Gp.) 

437*1  10“  4d 

7 juillet  : à ceux  qui  ont  coupé  les  branches  que  les 
vents  ont  rompues  aux  arbres  des  avenues  du  parc  de 
Versailles,  pendant  deux  semaines  finies  le  6 juillet.  . . 
37!*  i‘ 

29  sep  1 ombre  : à ceux  qui  ont  compté  les  arbres 
morts  dans  les  parcs  de  Versailles,  Meudon  et  Cbaville 
et  les  arbres  bons  à lever  dans  les  pépinières,  et  qui  ont 
planté  en  pépinière  le  buis  du  bosquet  de  la  Alontagne. 
49*l  6s 

13  octobre  : à ceux  qui  ont  levé  en  motte  120  grands 

ifs  en  pyramide  et  en  figure,  taillé  les  racines,  et  qui  les 
ont  transplanté  derrière  le  logement  des  matelots  à- Ver- 
sailles  54ttir 

8 décembre  : aux  pescheurs  qui  ont  eu  soin  des  nids 

de  ciguës  pendant  1697 ia°H 

Somme  de  ce  chapitre 7 3 3ot*  7’ 

MAÇONNERIE. 

6 janvier  : à Pierre  Cellier,  maçon,  parlait  paye- 
ment de  1674**  i4s  à quov  montent  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a fait  dans  l’aqueduc  qui  conduit  1 eau 
de  la  Machine  sur  la  butte  de  Montboron,  pendant 

l’année  1696 2 2-3**  0 

26  may- 29  septembre  : à luy,  pour  les  réparations 
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de  ciment  qu  il  a fait  au  bassin  de  ia  pépinière  du  Roulle 

(4  P-) 386*2’ 

i3  octobre  : à luy,  pour  un  cassy  de  moilon  à chaux 
et  ciment  qu’il  a fait  sur  une  rigolle  qui  traverse  l’aque- 
duc qui  conduit  l’eau  de  la  Machine  à la  butte  Mont- 

boron 90*10’ 

6 janvier  : à Robert  Aumont,  maçon,  parfait  paye- 
ment de  196*  9’  2!i  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a fait  à la  pépinière  du  Roulle  en 

*696 71*  9’  2d 

26  may-21  juillet  : à luy,  pour  les  réparations  de 
maçonnerie  qu’il  a fait  à lad.  pépinière  en  1697  (3p.) 

i3o*  4’ 

3i  mars- 12  may  : à Jaques  Rarbier,  maçon,  pour 
les  bornes  qu’il  a plantées  aux  quatre  coins  de  chacune 
des  quinze  remises  à gibier  de  la  plaine  de  Vézinet 

(2  P-) 180* 

21  juillet:  a Lamoureux,  maçon,  pour  ouvrages  de 
maçonnerie  faits  pour  une  porte  cochère  à la  pépinière 
neuve,  proche  la  porte  Saint-Antoine,  à Versailles  »... 

i37*  3’ 8d 

Somme  de  ce  chapitre  ...  1 2 1 8*  1 4’  1 od 

menuiserie. 

3i  mars  : à Jaques  Portrait,  menuisier,  pour  plu- 
sieurs caisses  qu  il  a laites  et  livrées  pour  l’orangerie  du 

palais  des  Thuilleries 90tt  10s 

h aoust  : à Louis  Chevalier,  pour  des  tréteaux  qu’il 
a fourni  pour  les  grandes  charmilles  de  Meudon  et  autres 

ouvrages 62*10’ 

Somme  de  ce  chapitre i53» 

SERRURERIE. 

23  juin-8  décembre:  à Marc  Rouvrains,  serrurier, 
pour  ouvrages  de  serrurerie  faits  à la  pépinière  du  Roulle 

en  1697  (2  P-) 4 i*8s 

l\  aoust:  à Nicolas  Desjardins,  autre,  pour  la  ferrure 
qu’il  a fait  d’une  porte  cochère  pour  fermer  la  pépinière 

neuve,  proche  Saint-Antoine 48*5’  8d 

29  septembre  : à Philippe  Renault,  serrurier,  pour 
le  fer  qu’il  a fourni  pour  une  pompe  qui  a esté  posée  à 

lad.  pépinière 49*8’6d 

A la  veuve  Rover,  fondeur,  pour  le  cuivre  qu’elle  a 

^ni 61*  1 2’  6d 

Somme  de  ce  chapitre 200*  1 4’  8d 


COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


CHÂTEAU  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

MAÇONNERIE. 

24  février- 1 5 décembre  : à Jacques  Barbier,  maçon, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a 
fait  en  la  dépendance  du  château  de  Saint-Germain-en- 
Laye  pendant  la  présente  année  ( 1 9 p.).  . 1751*  i53  7d 
17  novembre  : à luy,  pour  plusieurs  éboulis  qu’il  a 
relevez  aux  escarpemens  qui  font  partie  de  la  clôture  de 


la  forest  de  Saint-Gerinain-en-Laye 1 16* 

Somme  de  ce  chapitre 1867*  i5’  7 d 

terrasses. 


19  may- 2 juin  : à Robert  Veron,  terrassier,  sur  les 
éboulis  qu’il  a ôté  aux  escarpemens  de  la  forest  de  Saint- 
Germain,  depuis  Carrières-sous-Poissy  jusqu’à  Andresv 

(2  P-) 272* 

10  mars  : à Charles  Fontaine,  terrassier,  pour  avoir 
nettoyé  les  fossez  du  château  de  Saint-Germain-en-Lave 

* 36* 

2 juin:  à François  La  Tour,  autre,  pour  avoir  vuidé 
1 eau  d une  mare,  au  pied  du  mur  pignon  des  escuries  de 


la  Religion 20h 

Somme  de  ce  chapitre 328* 


CHARPENTERIE, 

25  aoust  : à Jean-Jaques  Aubert,  charpentier,  pour 
i4o  poteaux  qu’il  a fournis  et  posez  dans  ta  cour  dos 
cuisines,  avec  des  entretoises  de  planches  de  sapin,  pour 
tendre  la  tapisserie  a la  Feste  Dieu  dernière,  compris 
le  dépavement,  le  sellement  desd.  poteaux  et  le  repave 
ment ' s5o* 

MENUISERIE. 

2 4 mars -3  novembre:  à François  Millot,  menuisier, 
pour  ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  au  château 
de  Saint-Germain-en-Laye,  depuis  le  i5  avril  1696 
jusqu’au  8 aoust  1697  (3  p.) 278*  7’  1 id 

SERRURERIE. 

27  janvier- 19  may:  à Joseph  Rouiller,  serrurier, 
parfait  payement  de  474*  i3’  id  pour  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu  il  a fait  en  la  dépendance  du  château  do 
Saint-Germain  pendant  les  quatre  derniers  mois  1696 
(2  P-) 3a4*  i3’  id 

5 may-  17  novembre  : à luy,  pour  lesd.  ouvrages  de- 

1 5 
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puis  le  ier  janvier  jusqu’au  dernier  aoust  1697  (4  p.).. 
4g5«  15  3d 

Somme  de  ce  chapitre 8i9tt  i4“  4d 

VITRERIE. 

18-27  janvier:  à Claude  Cosset,  vitrier,  pour  répa- 
ration de  vitrerie  qu’il  a fait  en  la  dépendance  des  châ- 
teaux de  Saint-Germain-en-Laye  pendant  les  trois  der- 
niers mois  1696  (2  p.) 262++  9S 

10  février- 1 5 décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  et 
réparations  de  vitrerie  pendant  la  présente  année  (10  p.) 
9821+7° 

Somme  de  ce  chapitre i244H  i6s 

PAVÉ. 

22  septembre- 17  novembre:  à Gilles  Deriaux,  pa- 
veur, pour  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a fait  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Saint-Germain-en-Laye  pendant  la 
présente  année  (2  p.) i53tti2snd 

LABOURS  ET  JARDINAGES. 

ier  décembre":  à Louis  de  Lalande,  jardinier,  pour  le 
gros  treillage  de  perche  qu’il  a fait  en  partie  du  pour- 
tour du  potager  du  château  neuf,  main-d’œuvre  et  four- 
niture de  fil  de  fer  pour  le  clore 45++ 

2 juin- 17  novembre:  à Pierre  et  Guillaume  Motte, 
laboureurs,  pour  le  plain  labour  qu’ils  ont  donné  aux 
plants  du  boulingrin  du  château  neuf  et  aux  ormes  du 


petit  parc  de  Saint-Germain  (2p.) a 7 8++  8S 

Somme  de  ce  chapitre 323tt8s 

glacières. 


13-27  janvier:  à Pierre  Champagne  et  NoëlLavenEt, 
parfait  payement  de  6oo++  pour  59  toises  cubes  de  glace, 
à 1 o+t  la  toise , et  1 o*+  pour  la  glace  qui  étoit  de  reste 
desd.  glacières  et  qu’ils  ont  serrée  dans  une  autre  pour 
le  remplissage  de  deux  glacières  à Saint-Germain  ( 2 p.  ) 
4oott 

DIVERSES  dépenses. 

i3  janvier  : à Jean  Padelin,  ramonneur  de  cheminées, 
pour  celles  qu’il  a ramonnées  en  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Saint-Germain 35tt  t55 

19  may-17  octobre:  à Pierre  Varisse,  autre,  pour 
celles  qu’il  a ramonnées  pendant  la  présente  année  (2p.) 

88*  105 

16  juin- 3 novembre  : à Jean  Déroché,  garçon  plom- 
bier du  château,  pour  son  remboursement  du  mastic  et 


outils  qu’il  a acheptez  et  livrez  au  magasin  (2  p.) 

1 06*  1 2* 

14  juillet:  à Jean  Gautier,  charbonnier,  pour  i5  muids 
de  charbon  livrez  au  magasin,  à 3*  ios  le  rnuid.  5 9++  1 o° 

15  décembre:  à Vivant  Merlin,  pour  35o  moyennes 
perches  qu’il  a voiturées  de  la  forest  de  Marly  où  elles 
ont  esté  coupées  prèz  la  taupière,  dans  le  boulingrin  du 


château  neuf  pour  clore  le  potager 20* 

Somme  de  ce  chapitre 3o3*  7* 


ENTRETENEMENS  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAVE. 

i3  janvier- 1 5 décembre  : à Jean  Déroché,  garçon 
plombier,  ayant  la  recherche  des  plombs  sur  la  couver- 
ture du  château  et  autres  maisons  dépendantes  d’iceluv, 
pour  les  deux  derniers  quartiers  1696  et  trois  derniers 

1697  (5  p.) 75°tt 

27  janvier- 17  novembre:  à Jaques  Barbier,  maçon, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  de  la  terrasse,  perrons,  murs 
de  clôture,  et  loge  des  Suisses  de  la  dépendance  des  châ- 
teaux de  Saint-Germain-en-Laye  et  de  Marly,  pour  les 
deux  derniers  quartiers  1696  et  les  deux  premiers  i 697 

(4  p.) 1 800* 

27  janvier- ier  décembre  : à Simon  Deschamps,  cou- 
vreur, pour  l’entretien  des  couvertures  de  la  dépendance 
des  châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye  et  de  Marly  pen- 
dant le  même  temps  (4  p.) 2672++ 

10  mars  : à Louis  de  Lalande,  jardinier,  ayant  l’en- 
tretien de  l’orangerie  de  Saint-Germain-en-Laye,  pour 
son  payement  du  chaufage  de  lad.  orangerie  pendant 


l’hyver  dernier  . 2Ù0* 

Somme  de  ce  chapitre 5372++ 


OUVRIERS  À JOURNÉES  DU  CHATEAU  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

i3  janvier- 1 5 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  du  château 
de  Saint-Germain  pendant  la  présente  année  1697 
(25  p.) 445*  1 os  2d 

CHÂTEAU  DE  MARLY. 

MAÇONNERIE. 

10  mars  - i5  décembre  : à Jean  Bailly,  entrepreneur, 
à compte  des  amas  de  matériaux  et  de  la  maçonnerie 
qu’il  fait  pour  la  construction  de  la  rivière  de  l’allée  du 
derrière  du  château  de  Marly  (i5  p.).  ...  21 1 4 a++  i5° 

27  janvier  : à François  Gobin  et  Pierre  Buret,  maçons, 
parfait  payement  de  1 335++  id  pour  les  ouvrages  de 
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maçonnerie  qu’ils  ont  fait  dans  le  parc  de  Mark  en  1606 

- a35«-  os  id 

îo  mars-i5  décembre:  à eux,  sur  leurs  ouvrages  de 
maçonnerie  dans  le  parc  et  jardin  de  Marly  pendant  la 

présente  année  1697  (18  p.) ôgoo** 

24  mars  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  au  chàleau  et  dé- 
pendances pendant  novembre  et  décembre  1696  et  jan- 
vier 1697 i54ttias7d 

21  avril  : aud.  Buret,  pour  avoir  rétabli  les  enduits 
du  bâtiment  neuf  des  gobelets,  pain  et  vin,  de  la  loge  du 
Suisse  et  du  mur  joignant  le  Grand  Commun,  qui  étoienl 

tombez , pour  y recevoir  la  peinture 1 70^ 

13-27  janvier  : à Adrien  Baquet,  tailleur  de  pierre, 
pour  une  trenchée  qu’il  a faite  dans  la  pierre  de  taille, 
qui  portait  la  grille  entre  le  corps  de  garde  du  derrière 
du  chàleau,  pour  le  scellement  de  lad.  grille,  et  pour 
avoir  aussy  descellé  les  arbouttans,  et  autres  divers  ou- 
vrages dans  la  dépendance  du  château  (2  p.).  . . 120** 
2/1  mars:  à luv,  pour  12  bornes  qu’il  a démolies  dans 
la  demi-lune  qui  est  à l’entrée  de  la  principale  avenue 

de  Marly t8tt 

3 mars -3  novembre:  à Denis  Anceau,  à compte  du 

ciment  qu’il  doit  faire  à la  rivière  de  Marly  ( i3  p.  ) 

i3goott 

Somme  de  ce  chapitre ....  4 1 64  1 fis  8d 

LABOURS  ET  JARDINAGES. 

10  mars- 3 novembre  : à Jaques  Le  Jay,  jardinier, 
pour  io3  bottes  d’échalats  de  six  pieds  de  long,  qu’il  a 

livrez  au  magasin  (3p.) ...... io3tt 

2 4 mars  - i(j  juin  : à luy,  pour  le  gros  treillage  qu’il  a 
fait  à la  palissade  de  charmille  nouvellement  plantée  à 
la  principale  avenue  de  Marly  et  à l’allée  de  la  rivière 

(7  P-) 809**  5S  8d 

2 5 aoust  : à lu^,  sur  le  gros  treillage  qu’il  a fait  pour 
clore  le  bois  où  l’on  a persé  des  rouîtes,  joignant  le  bos- 
quet du  costé  de  Lucienne i5oH 

Somme  de  ce  chapitre 1062*1  5‘  8d 

TERRASSES  ET  GAZONS. 

i3  janvier- 24  mars:  à Pierre  Motte,  terrassier,  pour 
i6520  toises  courantes  de  routtes  qu’il  a regallées  et 
dont  il  a rempli  les  ornières  dans  la  forest  de  Marly,  pour 
avoir  regalié  les  plattes  bandes  de  l’allée  du  derrière  du 
château  de  Marly,  et  pour  avoir  regarni  de  la  petite  char- 
mille au  pied  de  la  grande  nouvellement  plantée  dans 

lesd.  plattes  bandes  (2p.) io3tt  i3s 

G1  décembre:  à luy,  pour  avoir  enlevé  les  boues  qui 


étoient  dans  la  pièce  des  Quatre  jets  et  les  avoir  trans- 
portées dans  le  bois  au-dessus  du  bâtiment  rond . . 1 20** 

2 1 avril  : à Pierre  et  Guillaume  Motte,  pour  avoir  la- 
bouré et  dressé  les  terres  des  plattes  bandes  de  l’allée  de 
la  rivière  du  château 6ott 

19  may-6  octobre:  à eux,  pour  avoir  regalié  les 

routtes  de  la  forest  de  Marly  (5p.) 6o5H 

2 5 aoust:  à eux,  pour  régaUement  dans  la  partie  basse 
de  la  forest  de  Marly  où  l'on  a nouvellement  ouvert  des 
allées  joignant  le  bosquet  du  côté  de  Lucienne..  . . 75** 

8 septembre  : à eux , pour  régallemens  au  bosquet  du 
côté  de  Lucienne 1 33+t 

6 octobre  : à eux,  pour  avoir  ôté  de  l’aqueduc  et  trans- 
porté au  magasin  la  conduite  de  plomb  d’un  pied  qui 
servoit  de  décharge  de  fond  de  la  grande  pièce  d’eau  à 
la  pièce  d’embas , depuis  lad.  pièce  au  magasin.  2 1 2tt  1 6S 

20  octobre:  à eux,  pour  les  trenchées  du  pourtour  du 

château , qu’ils  ont  remplies  de  terre  par  lit  et.  qu’ils  ont 
rebattues io4tt 

3 novembre- ier  décembre:  à eux,  pour  avoir  rempli 

avec  du  sable  commun  les  ravines  aux  deux  allées  du 
devant  des  pavillons  et  les  avoir  dressées  au  rateau  et 
autres  ouvrages  (2  p.) 1 57^  5S 

7 avril  : à Guillaume  Motte,  pour  la  charmille  qu’il 

a habillée  et  qu’il  a regarnie  au  pied  de  celle  qui  forme 
une  grande  palissade  des  deux  cotez  de  la  principale 
descente  du  jardin  du  côté  de  la  chapelle 63tt 

28  juillet  - ier  décembre  : à luy,  pour  les  souches  qu’il 
a arrachées  et  régallemens  faits  aux  allées  nouvellement 
persées  dans  le  bois  de  Marly  (2p.) 289*+ 

25  aoust-  1e1'  décembre:  à luy,  pour  les  souches  qu’il 
a arrachées  et  les  neiges  qu’il  a ôtées  sur  la  terrasse  du 
pourtour  du  château  de  Marly  (2  p.) 86tt 

10  mars- 21  avril:  à Nicolas  Borienne,  gazonneur, 
pour  avoir  ôté  le  fumier  de  devant  les  regards  du  jardin 
de  Marly,  et  divers  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a fait  en 
divers  endroits  du  château  de  Marly  (4  p.).  289**  9*  8d 

24  mars- 2 juin  : à luy,  pour  258  toises  cube  de 
terre  qu’il  a remué  pour  les  reboissemens  de  la  rampe, 
et  de  partie  du  rond  du  nouveau  chemin  que  l’on  fait 
pour  arriver  au  derrière  du  château  de  Marly  (4p.)... 
709**  ios 

5 may-22  septembre  : à luy,  pour  le  gazon  plat  et  à 
queue  qu’il  fait  pour  led.  jardin  (5  p.). . . 436tt  ios7d 

6 octobre  - 1 7 novembre  : à luy,  pour  le  gazon  qu’il  a 

fait  à l’entrée  du  nouveau  chemin , et  des  vingt-deux  cotez 
de  la  rivière  de  Marly  (4  p.) Goott 

ier  décembre  : à luy,  pour  le  transport  des  terres  pour 
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construire  partie  des  deux  contr’allées  de  la  rivière  au 

derrière  du  château  de  Marly 178^  i5“  2d 

i3  janvier- 2/1  février:  à Pierre  Champagne  et  Noël 
Lavenet,  terrassiers,  parfait  payement  de  7/17^  ios  pour 

le  remplissage  des  trois  glacières  de  Marly  (2p.) 

447^  1 o3 

27  janvier- 2/4  février:  à eux,  pour  les  mauvaises 
terres  qu’ils  ont  enlevées  hors  le  parc  de  Marly  et  les 

bonnes  qu’ils  ont  raportées  dans  led.  parc  (3p.) 

g66tt  os  iotl 

10  mars- 1 5 décembre:  à eux,  parfait  payement  des 
terres  qu’ils  ont  remuées  à Marly  (21p.).  12839^8*  7e1 
7 avril  : à eux,  parfait  payement  de  435tt  îg’ô11  à 
quoy  montent  les  terres  qu’ils  ont  enlevées  entre  le 
Commun  et  le  nouveau  bâtiment  de  Marly.  2 35tt  19’  6d 
5 may  : à eux,  pour  la  recoupe  qu’ils  ont  ramassée  au 
devant  du  bâtiment  neuf,  qu’ils  ont  transportée  devant  le 

magasin . . . . 4 5,+ 

A eux,  parfait  payement  de  3i3tt  103  pour  la  recoupe 
fine  qu’ils  ont  voiturée  de  Carrière-sous-Bois  au  parc  de 

Marly n3hios 

19  may- 17  novembre  : à eux,  pour  la  recoupe  fine 
qu’ils  ont  voiturée  de  Carrière  aud.  Marly  (10  p.  ) . . . . 

igoo11 

2 juin  : à eux,  pour  le  transport  de  la  glaise  au  bassin 

de  la  Gerbe  et  autres  ouvrages 98^ 

i3  janvier  : à Noël  Laver  et,  pour  48  tonnes  de  grand 
fumier  qu’il  a voiluré  sur  le  pavé  de  la  principale  des- 
cente du  château  de  Marly  où  il  y avoit  du  verglas.  2 0H 
10  mars  : â luy,  pour  avoir  voituré  la  grille  qui  a esté 
démolie  à la  principalle  entrée  de  Marly  jusqu’au  ma- 
gasin du  village 70^ 

7 avril  : à luy,  pour  les  terres  et  conroy  qu’il  a fait 

à la  deuxième  communication  du  premier  réservoir  de 
Marly  au  deuxième 79^  1 A5  5d 

1 g may  : à luy,  pour  voiture  de  perches  de  la  forêt  de 

Marly  dans  le  parterre  de  Saint-Germain 36tt 

3 0 juin  : à luy,  pour  avoir  gardé  les  portes  des  bos- 
quets pendant  4 1 jours 4 1 

8 septembre  : à luy,  pour  terres  enlevées  à rétrécisse- 

ment et  rabaissement  de  toutes  les  plattes  bandes  joignant 
la  charmille  des  deux  côtés  du  château 220^ 

22  septembre  : à luy,  pour  avoir  sablé  et  repassé  au 
rateau  toutes  les  allées  nouvellement  faites  dans  le  bois 

joignant  le  bosquet  du  côté  de  Luciennes 45tt 

6 octobre  : à luy,  pour  avoir  rétabli  une  faute  qui 
étoit  à la  glaise  du  conroy  de  la  pièce  des  Muses,  dans  le 

bosquet  du  côté  du  levant 3ott 

20  octobre  : à luy,  pour  la  glaise  qu’il  a tirée  dans  la 


carrière  hors  le  parc  de  Marly  et  qu’il  a transportée  dans 

le  jardin 1 o4H 

3 novembre  : à luy,  pour  huit  journées  de  voiture  qu’il 
a fourni  pour  transporter  des  perches  à la  rivière. . 4ott 

19  may:  aud.  Champagne,  pour  avoir  rétabli  la  grande 

pièce  d’eau  du  jardin  de  Marly 48^ 

20  octobre- 5 novembre:  à luy,  pour  avoir  arraché 
et  transporté  au  magasin  les  perches  du  gros  treillage 
qui  avoit  esté  fait  des  deux  côtés  de  l’allée  de  la  rivière, 
et  avoir  enlevé  des  gravois  dans  led.  jardin  (2  p.).  3oott 

i3  janvier  : à Thomas  Marville,  terrassier,  parfait 
payement  de  2 ù 7 H 7’  3d  à quoy  montent  la  fouille  et 
transport  des  terres  et  conroy  qu’il  a fait  joignant  le 
deuxième  réservoir  du  dessus  de  Marly,  pour  y poser 
une  soupape  de  deux  pieds  et  y faire  une  communication 

du  premier  réservoir  au  deuxième 97N  rjs  3d 

10  février- 19  may:  à luy,  pour  713  sommes  de  ter- 
reau qu’il  a livré  au  jardin  de  Marly  pour  fumer  les 
grands  ormes  en  motte  plantez  dans  l’allée  du  derrière 

du  château,  à 5S  la  somme  (3p.) 2t3tt  183 

22  septembre- 17  novembre  : à luy,  pour  le  terrau 
qu’il  a livré  dans  le  jardin  pour  recouvrir  les  plattes 
bandes  où  Ton  plante  les  oignons  de  fleurs  (3  p.).  670^ 
2 4 février  - 10  mars:  à luy,  remboursement  du  fumier 
qu’il  a achepté  des  palfrenicrs  des  écuries  du  Roy  pour 
rendre  les  chemins  praticables  à cause  des  glaces  (3p.) 

85tt 

2Ù  mars-  1 4 juillet  : à luy,  pour  626  sommes  de  fu- 
mier consommé  qu’il  a livré  dans  le  jardin  de  Marlv 
(3  p.) igott  163 

10  mars:  à luy,  pour  avoir  fouillé  les  tranchées  pour 
mettre  le  tambour  de  18  pouces,  les  conduites  de  com- 
munication et  la  conduite  d’un  pied  qui  fait  jouer  la 
nappe  du  bassin  du  derrière  du  château  de  Marly..  58H 
21  avril- 20  octobre:  à luy,  pour  fouilles  et  transports 
de  terre  en  plusieurs  endroits  des  jardin  et  bosquets 

(4  p.) 488tt  168 

2 juin- 17  novembre:  à luy,  pour  transport  des  dé- 
molitions du  4e  pavillon  du  côté  du  village  et  de  tuiaux 

de  plomb  au  magasin  (3  p.) 129N 

7 avril- 28  juillet  : à luy,  pour  les  perches  qu’il  a 
voiturés  des  bois  de  la  vallée  du  Gros-Houx  dans  le  parc 

de  Marly  (3p.) 1 56^ 

21  avril:  à luy,  pour  avoir  nettoyé  Tabbreuvoir  des 

écuries  du  Roy  et  celuy  des  gardes  du  corps g5N 

16 -3o  juin:  à luy,  pour  avoir  fauché  et  osté  l’herbe 
des  réservoirs,  des  bosquets  et  grande  pièce  d’eau  (2p.) 

84tt 

28  juillet-  25  août  : à luy,  pour  régallement  d’ornières 
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sur  les  ailées  au  pourtour  des  réservoirs  du  dessus  de 

Marly  (a  p.) 85« 

i 1 aoust:  à luy,  pour  4o  perches  de  terre  qu’il  a dé- 
loncé  dans  le  jardin  du  village  pour  y planter  des  plantes 

de  fleurs  vivasses,  à 3os  la  perche 60^ 

A luy,  pour  les  bonnes  terres  qu’il  a raportées  dans 

le  jardin  du  château 30tt 

6 octobre  : à luy,  pour  cinq  journées  d’une  voiture  à 
trois  chevaux  qu’il  a fournie  pour  voilurer  de  la  rocaille 

du  magasin  de  Marly  en  haut  de  la  rivière 3ott 

A luy,  pour  avoir  démoly  les  terres  et  la  glaise  du  re- 
gard qui  est  au  bout  de  la  grande  pièce  d’eau  du  jardin 

de  Marly 5gtt 

3 novembre  : à luy,  pour  avoir  nettoyé  une  seconde 

fois  les  bassins  de  la  rivière 50*+ 

1 5 décembre  : à luy,  pour  la  grande  litière  de  cheval 
transportée  sur  tous  les  regards  du  jardin  où  il  y a des 

soupapes iy3tt 

i5  décembre:  à luy,  pour  avoir  ôté  à la  hotte  par 
deux  différentes  fois  les  neiges  de  dessus  la  terrasse  du 
château  et  les  avoir  porlées  au  bas  du  mur  de  terrasse 

du  pied  dud.  château 7 

22  septembre  : à luy,  pour  avoir  sorti  de  la  dernière 
pièce  d’eau  du  jardin  les  deux  bouts  de  conduite  de 
plomb  de  six  pouces  de  diamètre  qui  y esloient  restés 
des  deux  lontaines  suprimées  et  qu’il  a transporté  au- 
dessus  de  la  cascade  pour  y faire  les  changemens  né- 
cessaires pour  recevoir  l’eau  de  la  rivière,  et  autres 

ouvrages g0H 

20  octobre  : à luy,  pour  avoir  transporté  toutes  les 
boucs  de  lu  pièce  de  la  demie  lune  du  derrière  du  châ- 
teau et  les  gravois  provenant  des  chevaux  marins  et 

testes  de  Vent  faits  en  plâtre  pour  modeler 120^ 

1 7 novembre  : à luy,  pour  ouvrages  de  terre  et  conroy, 

joignant  le  grand  réservoir  du  dessus  de  Marly 

iGitt  j 7»  3d 

A luy,  pour  transport  de  terre  dans  la  contre-allée  à 

gauche  de  la  rivière  de  Marly 64^  1 63 

1e1  décembre  : à luy,  pour  terres  remuées  pour  con- 
struire partie  d’une  contre-allée  de  la  rivière  au  derrière 

du  château  de  Marly 266++ 1 5S  8d 

27  janvier  : à Jean  Vigor,  terrassier,  pour  plusieurs 
chemins  qu’il  a fait  au  pourtour  de  l’étang  de  Beschevé 
pour  le  passage  des  traîneaux  qui  ont  servi  à voiturer 
des  grands  ormes  que  l’on  y élevez  pour  Marly. . . 45^ 
27  janvier- 10  mars:  à luy,  pour  la  terre  et  fumier 
de  cheval  qu’il  a livré  sur  le  pavé  de  la  principale  avenue 
de  Marly  pour  la  rendre  praticable  (3  p.).  . . . r83K  2“ 
â4  février  : à luy,  pour  les  trenchées  qu’il  a fait  à 
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l’entrée  des  principales  avenues  du  château  de  Marly,  du 
costé  du  chemin  de  Versailles,  d’où  il  a sorti  les  mau- 
vaises terres,  sur  5 pieds  de  large  et  3 de  profondeur. 
2 1 ott 

24  mars- 20  octobre  : à luy,  pour  ouvrages  de  ter- 
rasse, de  glaise  et  autres  qu’il  a fait  dans  divers  endroits 
de  Marly  (4  p.) ‘ 66otti7V 

21  avril -3  novembre  : à luy,  pour  les  terres  et  gra- 
vois qu’il  a enlevés  hors  le  parc  de  Marly  (9  p.) 

1009^  6<l 

28  juillet —1 C1  décembre  : à luy,  pour  la  terre,  recoupe 
et  gravois  qu’il  a transportés  en  divers  endroits  (3  p.).. 

* • Sgâtt  !r 

2 juin- 3 novembre  : à luy,  pour  avoir  enlevé  les 
mauvaises  herbes  et  la  boue,  et  autres  menus  ouvrages 
faits  dans  les  environs  du  parc  de  Marly  (2  p.)...  g5l+ 

6 octobre -1e1'  décembre  : à luy,  sur  les  terres  qu’il 

a fait  transporter  pour  la  construction  de  l’aqueduc  joi- 
gnant le  grand  mur  de  terrasse  à la  gauche  du  château 
(3  P-) 8ooâ 

i5  décembre  : à luy,  pour  67  toises  i/3  cube  de  terre 
qu  il  a transportées  du  devant  du  bâtiment  rond  au  côté 
gauche  de  la  rivière  pour  servir  à remplir  un  fond,  à 

la  toise 229*+ 6S  8'1 

22  septembre:  à Jean  Cabanet,  limosin,  pour  avoir 

changé  les  cinq  barrières  de  fer  du  bas  du  jardin  de 
Marly,  qu’il  a mises  dans  l’allignement  des  arbres  et 
autres  ouvrages ^gtt 

17  novembre:  à La  Jeunesse,  pour  avoir  démoli  la 
lublelle  de  la  pièce  des  Quatre  jets  et  l’avoir  transportée 
sur  le  bord  de  lad.  pièce i30H 

Somme  de  ce  chapitre  ...  29060^  ns  3d 

MENUS  OUVRAGES  DE  JARDINAGE. 

10  février  : à Pierre  Desloriers,  terrassier,  pour 
les  rigolles  qu’il  a faites  derrière  les  berceaux  joignans 
les  corps  de  garde  du  derrière  du  château  de  Marly, 
pour  y planter  de  grands  ormes  et  de  la  charmille  en 
motte /(0tt 

2 4 mars  : à luy,  pour  avoir  rempli  de  terre  le  der- 
rière du  chesneau  de  plomb  qui  est  au-dessus  du  bassin 
du  derrière  dud.  château,  et  autres  menus  ouvrages.  20^ 

7 avril  : à luy,  pour  le  transport  de  67  grands  ifs 

dans  la  pépinière  du  derrière  du  château,  qu’il  a levés  le 
long  de  la  grande  conduite  où  ils  étoient  en  pépinière 
en  premier  lieu. . . . , 2/|tt 

A luy,  pour  régallement  de  routtes  et  ornières  depuis 
le  Trou  d’Enfer  jusqu’aux  deux  portes  des  réservoirs 
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et  à la  grille  de  la  demi-lune  de  la  principale  entrée  de 

Marly 60+ 

2 1 avril  : à luy,  pour  le  transport  de  deux  groupes 
d’enfans  du  tour  du  bassin  des  Quatre  jets  autour  du 
bassin  de  derrière  dud.  château,  et  autres  ouvrages.  48+ 
19  may-i5  décembre  : à luy,  pour  enlèvement  de 
gravois  et  de  boue  hors  le  parc  de  Marly,  nettoyement  des 
aqueducs  de  l’eau  bonne  à boire,  et  autres  ouvrages 

(i3p.) 543++  5 s 

2 juin -1 4 juillet  : à luy,  pour  régallement  des  routtes 
et  rétablissement  des  ravines  (2p.) 

6 octobre  : à luy,  pour  avoir  travaillé  avec  les  fontai- 

niers  à faire  les  racordemens  de  plusieurs  augmenta- 
tions de  tuyaux  à la  Cascade 28+  ios 

7 avril:  à Jacques  Marville,  pour  un  baquet  qu’il  a 

racomodé 16+ 

3o  juin- 1 4 juillet  : à Pierre  Boulanger,  pour  avoir 
tondu  la  charmille  de  tous  les  berceaux , et  le  bois  qu’il 
a abattu  pour  percer  trois  allées  dans  le  bois  au-dessus 
et  joignant  le  bosquet,  du  côté  du  levant,  et  autres 


ouvrages  (3p.) 3o5+  i8s 

8 septembre  : à Claude  Martin,  pour  1 toise  1/2  cube 

de  terreau  qu’il  a livré  à la  pépinière 2 4+ 

Somme  de  ce  chapitre 1268+  i3s 


PLANTS,  FLEURS  ET  VOITURES. 

i3  janvier-i5  décembre  : à Charles  Amelot,  jardi- 
nier, pour  les  grandes  spées  de  charme  et  de  châtai- 
gniers qu’il  a levées  en  motte  dans  la  forest  de  Marly 
et,  chargées  dans  les  voitures  pour  le  jardin  de  Marly 

(12  p.) 1 4 1 7++  83  6d 

i3  janvier  : à luy,  pour  les  souches  qu’il  a arrachées 
au  haut  de  l’avenue  du  derrière  du  château  de  Marly 

pour  y faire  une  grande  place 3o+ 

io-24  mars:  à luy,  pour  avoir  planté  des  spées  de 
grand  charme  et  de  chesne  en  motte  dans  le  quarré  qui 
est  à gauche  de  la  rampe  du  bas  de  la  rivière  de  Marly, 

aux  Offices,  et  autres  ouvrages  (2p.) 200+  125 

7 avril  : à luy,  parfait  payement  de  i279+i5s4d  à 
quoy  monte  la  vieille  recoupe  qu’il  a mouillée  et  rebattue 
de  deux  voilées  et  sablée  dans  le  jardin.  ...  79++  i5s  4d 
7-21  avril  : à luy,  pour  les  spées  qu’il  a plantées 
dans  la  continuation  de  l’entrée  du  nouveau  chemin  au- 
dessous  des  corps  de  garde  à droite  du  derrière  du 

château  et  autres  endroits  (2  p.) 218+  8S 

21  avril- 3 novembre:  à luy,  pour  avoir  dressé  et 
battu  de  deux  voilées  et  sablé  de  sable  de  rivière  la  re- 
coupe du  pourtour  du  château,  et  l’avoir  rétabli  à tous 


! les  endroits  du  bas  du  jardin  où  l’on  a changé  les 
regards 2818+10“ 

16  juin -3  novembre  : à luy,  pour  le  rétablissement 

des  ravines  du  jardin  et  bosquet  de  Marly  (7p.) 

11 66tt  7"' 

28  juillet  : à luy,  parfait  payement  de  898+  pour  le 

rétablissement  desd.  ravines  en  1696 398+ 

3ojuin-ier  décembre  : à luy,  sur  les  plains  labours 
qu’il  a fait  aux  nouveaux  plants  du  parc  et  à la  contr’- 
allée  au  bas  de  la  rivière  de  Marly,  et  autres  ouvrages 

(5p.) io64tt 

22  septembre  : â luy,  pour  avoir  découvert  les  tuiaux 
de  plomb  posez  au-dessus  du  bassin  de  la  demi-lune 

! du  derrière  du  château,  et  autres  ouvrges 102+ 

A luy,  pour  avoir  battu  les  terres  sur  la  rigolle  de  la 
1 conduite  de  18  pouces,  depuis  les  cascades  jusqu  au  mur 

; de  terrasse  à côté  du  grand  escalier io4+ 

22  seplembre-17  novembre  : à luy,  pour  la  tonture 
qu’il  a fait  aux  bois  de  la  bordure  des  routes  de  la  forest 

(ap.) »5o+ 

6 octobre  : à luy,  sur  les  terres  qu’il  a enlevées  au- 
dessus  de  la  cascade  de  Marly  pour  y faire  les  racorde- 
mens de  plombs 200+ 

17  novembre  : à luy,  pour  avoir  dressé  sur  4 pieds 
do  long  les  terres  de  la  contr’allée  nouvellement  faite 

J du  côté  gauche  de  la  rivière  de  Marly 106+ 

i5  décembre:  à Jacques  Boulanger,  jardinier,  pour 
64 1 spées  de  chesne  qu’il  a levées  en  motte  dans  le  bois 
derrière  l’étang  du  Trou  d’Enfer  et  qu’il  a voiturées 
dans  le  jardin  de  Marly  pour  planter  sur  le  glacis  du 

j bosquet  du  côté  du  village 96+  3S 

2 4 mars- 7 avril  : à Guillaume  Féron,  voiturier, 
pour  2 483  spées  de  chesne  en  motte  qu’il  a levées  dans 
le  bois  au  derrière  de  l’étang  du  Trou  d’Enfer  et  qu’il  a 
voiturées  dans  le  jardin  de  Marly  pour  planter  aux  cotez 

de  l’allée  de  la  'rivière  et  autres  endroits  (2  p.) 

382+  i3s 


; 10  février-7  avril  : à Claude  Fossard,  voiturier,  pour 

1677  milliers  de  perches  qu’il  a voiturées  des  bois  de  la 
forest  de  Marly  dans  le  parc  dud.  Marly  pour  servir  à 

redresser  les  ormes  dud.  parc  (2  p.) 5o3+  2 5 

16  juin  : à luy,  pour  2000  perches  qu’il  a voiturées 

de  la  vallée  du  Gros-Houx  dans  le  parc 5o+ 

7 avril  : à la  veuve  Larue,  voiturière,  pour  avoir 
voituré  plusieurs  perches  de  la  forest  de  Marly  dans  le 

jardin  dud.  Marly 46+  10’ 

20  octobre  : à Clément  Pinel,  voiturier,  pour  sept 
journées  de  voiture  à quatre  chevaux  qu’il  a employées 
J à voilurer  des  conduites  de  plomb  de  1 8 pouces  venant 
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do  Mainlenon,  du  magasin  de  Versailles  dans  le  pare 

de  Marly 63tt 

1 3 janvier- ai  avril  : à Nicolas  Redeau,  fermier  du 
Vaucberon,  pour  la  voiture  de  83 1 8 grandes  sipées  de 
charme  et  de  châtaignier,  de  la  forest  de  Marly,  où  elles 
ont  esté  levées  en  motte,  dans  le  jardin  de  Marly,  où 

elles  ont  esté  plantées  (8  p.) 1 6 93*+  i8s 

10  mors- 8 septembre:  à Martin  Perron,  voiturier, 
pour  les  grosses  et  moyennes  perches  qu’il  a voiturées 
de  la  forest  de  Marly,  où  elles  ont  esté  coupées,  dans  le 

parc  dud.  Marly  ( h p.) 5 68++  175 

17  novembre- 1 5 décembre  : à luy,  pour  grandes 
spées  de  charme  et  de  châtaignier  qu’il  a voiturées  idem 

(3p.) 1 Zi29tt  6S 

27  janvier:  à Pierre  Maloret,  hocheron,  pour  i5oo 
grandes  perches  qu’il  a coupées  dans  les  bois  de  la 
lorest  de  Marly,  pour  servir  aux  ormes  des  jardins  et 

bosquets  de  Marly aott 

7 avril:  à luy  et  à Jaques  Ledoibt,  pour  les  perches 
qu’ils  ont  débardées  des  carrez  dans  les  roules  pour  en 

faciliter  la  charge 1 1 7tt  1 8S  9e1 

2Ù  mars  : à Pierre  Larivièbe,  pour  20  milliers  de 
grande  charmille  de  marque  qu’il  a levée  dans  la  forest 
de  Saint-Germain  et  livrées  dans  le  jardin  de  Marly. 

6o« 

21  avril  : à Vivant  Merlin,  voiturier,  pour  225o 
perches  qu’il  a voiturées  de  la  forest  de  Marly  dans  le 

jardin  de  Marly 187^  ios 

2/1  mars-:  à Guillais,  pour  52  gerbes  d’osier  franc 
qu’il  a livrées  au  magasin  de  Marly,  à 205  la  gerbe.  52^ 

5 may- 3 novembre  : à Claude  Garnier,  grœuetier, 
pour  i5  sepliers  de  graine  d’herbe  qu’il  a livrez  au 

magasin,  à 5tt  le  septier  (2p.) 7 5tt 

5 may  : à la  veuve  Le  Rov,  pour  2 25  bottes  d’osier 

franc 325tt 

Somme  de  ce  chapitre. ...  1 3 77 1 8S 

CHARPENTERIE. 

27  janvier  : à Jean-Jaques  Aubert,  charpentier,  par- 
fait payement  de  pour  335o  grands  chevrons,  de 
chacun  16  pieds  de  long  sur  3 poüce9  de  gros,  qu’il  a 
livrez  au  magasin  de  Marly,  faisant  110  pièces.  . a/ioH 
10  février- 1 5 décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  charpenterie  (t5  p.) 3oooN 

27  janvier-ier  décembre  : à Michel  Le  Bressan  et 
Pierre  Lauvergnac,  charpentiers,  pour  les  ouvrages  de 
charpenterie  qu’ils  ont  faits  en  plusieurs  endroits  du 
jardin  et  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (19  p.)  j 
2628^  3’ 9*  I 


1 0 mars  : à eux , pour  avoir  démoli  la  charpenterie 
qui  servoit  de  châssis  pour  couvrir  la  fontaine  des 
Doubles  napes  et  l’avoir  transportée  devant  le  maga- 
sin  30tt 

7 avril  : à eux,  pour  les  barrières  qu’ils  ont  faites  au 
devant  des  platles-bandes  de  la  demi-lune  de  la  princi- 
pale entrée  de  Marly 2 1 1 tt  3S  1 1'1 

16  juin:  à eux,  pour  cinq  traîneaux  pour  transporter 

des  ormes i65ttn’nd 

7 avril  : and.  Le  Rressan,  pour  avoir  chargé  des 
tuyaux  de  plomb  dans  les  voitures  pour  les  mener  au 

magasin 20ft 

21  avril  : aud.  Lauvergnac,  pour  avoir  posé  des 

groupes  d’enfans  sur  les  pieds  d’estaux  du  bassin  du 

derrière  du  château 1 6tt  1 os 

1 6 juin  : à Jean  Rourgeois,  charpentier,  pour  les  répa- 
rations qu’il  a fait  aux  petits  batteaux  des  réservoirs  et 

pièces  d’eau  du  parc  et  jardin  de  Marly 32tt 

Somme  de  ce  chapitre 6343^  9’  7'1 

COUVERTURE, 

ib  juillet-ii  aousl  : à Simon  Deschamps,  couvreur, 
sur  le  rétablissement  des  couvertures  d’ardoise  des  pa- 
villons de  Marly  où  l’on  fait  des  changements  (3p.)... 

55ott 

i3  janvier  : à Georges  Yvon,  couvreur  en  chaume, 
pour  le  rétablissement  qu’il  a fait  à la  couverture  de 
paille  des  trois  glacièi  es  de  Marly  et  la  paille  qu’il  a 


fourni  à la  fontaine  des  Doubles  napes qoH 

Somme  de  ce  chapitre 6/iott 

menuiserie. 


10  mars-i5  décembre  y à Jaques  Mirel,  menuisier, 
à compte  des  ouvrages  qu’il  a fait  et  posez  dans  la  dé- 
pendance du  château  de  Marly  (17  p.) 5350^ 

2Ù  mars -6  octobre  : â luy,  pour  avoir  rétably  la 
coulisse  du  chariot  de  la  ramasse  de  Marly,  et  autres 
réparations  qu’il  a fait  aud.  château  (3  p.)...  2o6ttioJ 
io  mars -7  avril  : à Jean  Denel,  menuisier,  parfait 
payement  de  2^59^  i3’8dà  quoy  montent  les  ouvrages 
de  menuiserie  qu’il  a fait  aux  nouveaux  bâtimens  de 

Marly  pendant  1696  (3  p.) 65gtt  i35  8‘' 

19  may- 20 -octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 
de  menuiserie  au  premier  pavillon  de  l’aile  du  côté  des 

Offices  (12  p.) Ù2oo« 

28  juillet -3  novembre  : à Louis  Nivet,  menuisier, 
à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  aux  quatre 

pavillons  et  ailleurs  (8  p.) 2900+* 

10  mars- 3 novembre  : à François  Millot,  menuisier, 
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sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fait  au  château 
de  Marly  et  dépendances  pendant  1697  (1  4 p.).  £900** 

5  may-16  juin  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 
idem  pendant  l’année  1696  (a  p.) 6oott 

2 juin -6  octobre:  à Jean  Le  Bau,  menuisier,  pour 

menus  ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a fait 
à Marly  (4  p.) ado11  ios 

Somme  de  ce  chapitre. ...  1 9066**  i3s  8'1 

SERRURERIE. 

3 mars-19  may  : à Joseph  Rouiller,  serrurier,  par- 

fait payement  de  45og+*  5S  4d  pour  les  ouvrages*  de  ser- 
rurerie qu’il  a fait  à Marly  en  1696  et  les  deux  premiers 
mois  de  1697  (3  p.) â63tt  5 4 

2 4 mars  : à luy,  à compte  de  la  grille  qu’il  a dé- 
montée entre  les  corps  de  garde  de  pierre  qui  sont  au 
derrière  du  château  et  qu  il  a posee  a 1 entree  de  la 

principalle  avenue  du  château 10°tt 

7 avril -6  octobre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  serru- 
rerie qu’il  a fait  en  divers  endroits  du  château  de  Marly 
(9  p.) i462**  4snd 

a 2 septembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  aux  deux 

grilles  de  la  demi-lune  de  l’entrée  de  Marly 1 3o*+ 

20  octobre  - t5  décembre  : à luy,  sur  le  gros  fer  qu’il 
a livré  à partie  des  fontaines  de  Marly  (4  p.)  • • • 57'9,tt 
22  septembre  : à Jean  Chapelain,  serrurier,  pour 

outils  qu’il  a livrez  au  magasin 82**  103 

6  octobre:  à Fordrin,  serrurier,  à compte  de  la 
balustrade  de  fer  qu’il  fait  à la  leste  de  la  rivière  de 

Marly 3o°tt 

i3  janvier -1 5 décembre  : à Gaston  Martin,  serrurier, 
à compte  du  gros  fer  qu’il  fournit  au  bassin  du  giancl 

jet  au  jardin  de  Marly  (19  p.) 5 G A A H 

27  janvier- 28  avril  : â luy,  sur  les  ouvrages  de  ser- 
rurerie qu’il  a fait  à la  nape  de  la  piece  d eau  du  der- 
rière du  château  (4p.) 

2 4 mars -7  avril  : à luy,  parfait  payement  de  17600*+ 
9*  1 od  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  et  de 
gros  fer  qu’il  a fait  aux  nouveaux  bâtimens  de  Marly  en 
1696  (2  p.) 376*+ 16  10 

Somme  de  çe  chapitre 9877++  17"  id 


i3  janvier -1 5 décembre  : a Jean  Desormeau,  vitrier, 
pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a fait  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  au  mois  de  décembre  1696 
et  pendant  la  présente  année  1 697  (1  9 p.).  2606**  6"  id 
27  janvier- 24  mars  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 


vitrerie  qu’il  a fait  au  bâtiment  neuf  de  Marly  (3  p.). . . 

729tt7Sl<i 

Somme  de  ce  chapitre 3334**  i3s  2d 

PLOMRERIE. 

10  février-i"  décembre:  à Jaques  Lucas,  plombier, 
à compte  de  la  main  d’œuvre  du  plomb  qu’il  employé 
et  qu’il  livre  en  la  dépendance  du  château  de  Marly 
(21  p.) 635o*+ 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

i3  janvier  : à Gilles  Le  Moïne,  fondeur,  parfait 
payement  de  324 3**  17’  3d  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  cuivre  en  fonte  qu’il  a fait  et  livrez  au  jardin  de 
Marly  depuis  le  10  avril  1696  jusqu’au  8 du  présent 
mois 223**  1 7’  3d 

20  janvier  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de  cuivre 
de  fonte  qu’il  fait  pour  le  jardin  de  Marly 3ooo*+ 

27  janvier -1 1 aoust  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  cuivre 
qu’il  livre  au  magasin  de  Marly  (16  p.) 6o5o++ 

1 1 aoust:  à luy,  à compte  d’un  robinet  de  18  pouces 

qu’il  fait  pour  Marly 4 260** 

2 5 aoust-i5  décembre  : à luy,  à compte  des  robinets 

et  soupapes  (to  p.) 3200++ 

Somme  de  ce  chapitre ....  1 672.3**  1 7’  3d 


2 juin  : à Louis  Regnouf,  paveur,  pour  les  ouvrages 
de  pavé  qu’il  a fait  à Marly  pendant  les  sept  derniers 

mois  1696 387**  4S  5d 

3o  juin-i*r  décembre  : à luy,  sur  le  pavé  en  ciment 
qu’il  a fait  pour  recouvrir  le  fond  des  bassins  do  la  ri- 
vière de  Marly  ( 1 1 p.).  . . 7800** 

24  mars-ier  décembre  : à Gilles  Deziaux,  paveur, 
pour  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a déposé  et  rétabli  en 
divers  endroits  de  Marly  pendant  la  présente  annee  1697 
(5  p.) 779** 3*  1 id 

Somme  de  ce  chapitre 8966**  8S  4 d 


13-27  janvier:  à Louis  Poisson,  peintre,  à compte 
des  impressions  de  peinture  en  huile  et  en  détrempe 
qu’il  a fait  sur  la  menuiserie  des  nouveaux  bâtimens  de 

Marly  (2p.), 275H 

24  février  - 7 avril  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  grosse 
peinture  en  divers  endroits  de  Marly  pendant  l’année 

1696(3  p.) 293**8snd 

7  avril- 1 5 décembre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages  pen- 
dant l’année  1697  (19  p.) 46oot* 
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21  avril- il  aoust  : au  sr  Lefebvre,  peintre,  sur  les 
peintures  en  marbre  qu’il  fait  au  bâtiment  neuf,  aux 
gobelets,  pain  et  vin,  et  à la  loge  du  Suisse  joignant  les 

Offices  de  Marly  (9  p.) 935ott 

11  aoust -8  décembre:  à Le  Moyne,  pour  les  ouvrages 
de  peinture  qu’il  a fait  à la  perspective  de  Marly  (3p.) 

6 2 9*+ 

2 juin- 29  septembre:  à Bailly,  peintre,  pour  la 
couleur  de  bronze  qu’il  a fait  à la  cuve  d 'Agripine  de 
Marly  et  aux  quatre  autres  fontaines  qui  l’accompagnent 

(3  p.) 48 5« 

28  juillet:  à Pierre  Choulier,  doreur,  pour  dorure 
aux  quatre  cadres  posés  au-dessus  des  cheminées  du 
premier  pavillon  de  l’aile  du  costé  du  village.  4stt  16“  911 
6 octobre -8  décembre:  à Françar,  peintre,  pour 
48  jours  qu’il  a travaillé  pour  l’augmentation  de  la  susd. 

perspective,  à raison  de  8tt  par  jour  (2p.) 384tt 

Somme  de  ce  chapitre 90 5gtt  5 5 8d 

CORDAGES. 

27  janvier- 5 may  : à Estienne  Langlois,  cordier, 
parfait  payement  de  1261^  4S  pour  les  cordages,  clous, 
seaux,  pelles  et  autres  outils  qu’il  a fourny  au  magasin 
de  Marly  depuis  le  27  janvier  1G95  jusqu’au  22  jan- 


vier 1697  (a  p.) 3i  itt  4“ 

98  juillet- 11  aoust  : à luv,  à compte  de  ses  fourni- 
tures pendant  l’année  1697  (a  P-) 4oott 

Somme  de  ce  chapitre 71  4S 


MANES  D’OZIER. 

24  mars  : à Charles  Mezillier,  pour  4o  grandes 
mânes  d’ozicr  qu’il  a livrées  au  magasin  de  Marly,  pour 
servir  à mettre  de  grands  ormes  en  mannequin,  à 4o3 

pièce 80H 

92  septembre  - 1 5 décembre  : à luy,  pour  200  grandes 

mânes  qu’il  a livrées  idem  (2  p.) 47** 

10  mars  : à Nicolas  Maluerbe,  vannier,  pour  200 

grandes  mânes  d’ozier  qu’il  a livrées  au  magasin  de 

Marly 43tt 

Somme  de  ce  chapitre 170^ 

SCULPTURE. 

7 avril- 1 5 septembre:  à Pierre  Mazeline,  sculpteur, 
à compte  du  soin  qu’il  a pris  des  modèles  qui  se  sont 
faits  à Marly  pour  la  fontaine  d 'Agrippine  et  autres  (4  p.) 

9oott 

24  février  : au  sr  Bertin,  sculpteur,  pour  une  plinte 
de  marbre  qu’il  a fait  tailler  pour  eslever  une  figure  de 
marbre  aux  quatre  niches  du  bosquet  de  Marly.  3oH  1 is 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


i4  avril- 28  juillet:  à luy,  pour  avoir  nettoyé  et  ré- 
tabli les  fleures  de  marbre  et  vases  dud.  jardin  de  Marlv 

(9P-) 95*1 

7 avril  : à Claude  Jacob,  sculpteur,  pour  la  sculpture 

en  bois  qu’il  a fait  au  pourtour  d’un  cadre  ovale  au-dessus 
de  la  cheminée  de  la  gallerie  de  l’appartement  de  Ma- 
dame la  princesse  de  Conti j 8tt 

8 septembre  - 1 7 novembre  : à luy,  pour  les  ornemens 

de  pierre  qu’il  rétablit  sur  les  château  et  pavillons  de 
Marly  (2p.) 25oH  1 os 

Somme  de  ce  chapitre 1294^1* 

MARBRERIE. 

19  may:  à François  Deschamps,  marbrier,  sur  ses 
ouvrages  à trois  faux  manteaux  de  cheminées  pour  Marly 

6o«  g"  4'1 

i3  janvier:  à Pierre  Lisqui,  autre,  pour  ouvrages  et 
réparations  de  marbrerie  en  la  dépendance  du  château 


de  Marly  en  1 696 g6tt 

Somme  de  ce  chapitre 1 56tt  9"  4d 


SABLE  DE  RIVIÈRE. 

2 juin- 22  septembre  : à Jaques  Aymond,  battelier, 
pour  2099  muids  de  sable  de  rivière  qu’il  a livré  dans 
le  jardin  de  Marly,  à 1 6*+  le  muid  ( 1 1 p.).  . 1 2 9 4 i6s 
A luy,  pour  deux  petits  batteaux  qu’il  a livrez  dans 


les  pièces  d’eau  du  jardin  de  Marly 120^ 

A luy,  pour  avoir  fauché  l’herbe  dans  le  canal  de 

l’étang  du  Trou  d’Enfer 5ott 

Somme  de  ce  chapitre i464tt  165 

rocailles. 


2 4 février- 17  novembre:  au  sr  Drouard,  rocaiileur, 
à compte  des  ouvrages  de  rocaille  qu’il  fait  à la  fontaine 
des  Doubles  nappes  à Marly  (12p.) 4200tt 

DIVERSES  DÉPENSES. 

7 avril- ier  décembre  : à Jean  Gautier,  charbonnier,, 
pour  167  muids  de  charbon  qu’il  a livré  au  magasin, 
pendant  la  présente  année  (3  p.) 586+^ 5S 

13  janvier:  à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les- 
cheminées  qu’il  a visitées,  ramonnées  et  racommodees, 
en  la  dépendance  du  château  de  Marly,  en  îGgGw  1 2 5tt  4S 

14  juillet:  à Pierre  Varisse,  idem,  pour  les  six  pre- 
miers mois  1697 2 0 t.tt  65' 

7 avril- 22  septembre,:  à Pierre  Mollière,  pour  la, 
chandelle,  clouds,  huile,  balais  et  autres  fournitures 
qu’il  a fait  au  magasin  de  Marly  en  1696  et  1697  (2  p.) 
i6o«i6‘ 

16 
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7 avril:  à Thomas  Vituy,  pour  menues  dépenses  qu’il 

a faites  pour  les  fontaines  de  Marly 21*+  6“ 

1 1 aousl  : à luy,  pour  une  tente  qu’il  a acheptée  et 
livrée 

8 septembre  : à luy,  pour  l’entretien  de  l’horloge  pen- 
dant une  année  finie  le  ier  août  dernier 4o++ 

20  octobre:  à luy,  pour  du  coutil  pour  faire  des  portes, 
soudures,  poix,  raizine , des  râpes  et  un  souflet  qu’il  a 

acheptez  et  livrez  au  magasin 37*+  5“ 

19  may  - 6 octobre:  à Jaques  Moron,  garçon  plom- 
bier, pour  le  plomb  qu’il  a dégraissé  au  magasin  de 
Marly  et  les  journées  qu’il  a esté  employé  à ayder  à 

souder  aux  fontainiers  (2  p.) 57++  6’ 

3 novembre:  à Barthélémy  Moron,  garçon  plombier, 
pour  16  journées  qu’il  a aydé  aux  fontainiers  à souder 
plusieurs  fautes  et  plusieurs  nœuds  de  plomb  aux  con- 
duites que  l’on  a augmentées  aux  fontaines  du  jardin , à 
4o3  par  jour 32++ 

2 juin  : à Jean  Peruchot,  pour  800  perches  qu’il  a 

ayguisé  pour  redresser  les  ormes  du  jardin  de  Marly,  à 
3*+  le  cent 2 4*+ 

16  juin  : à la  veuve  Masard,  pour  vieux  oing,  sain- 
doux et  autres  fournitures  qu’elle  a fait  au  magasin  en 

may  et  juin 36+*  3S 

3i  juin- 1 5 décembre:  à Jaques  Marville,  charon, 
pour  échelles  et  autres  ouvrages  livrés  au  magasin  de 

Marly  (3p.) i48*+83 

3o  juin  - 1 6 juillet  : à Claude  Le  Comte,  taillan- 
dier, pour  outils  neufs  livrez  au  magasin  (2  p.).  . . . 

99tt  i°s 

28  juillet:  à Henry  Milard,  pour  12  grands  cerceaux 

de  fresne 10*+ 

22  septembre  : à Julien  Lory,  horloger,  pour  ou- 
vrages à l’horloge  du  château 45+* 

20  octobre -3  novembre  : à Jean  Laurbns  , vuidangeur, 
pour  les  fosses  qu’il  a vuidées  dans  la  dépendance  du 
château  de  Marly  (2  p.)/ 332*+ 10’ 

3 novembre:  à Renault,  épinglier,  pour  ouvrages  de 

fd  de  fer  qu’il  a fait  à Marly 65*+  1 6S  6d 

ier  décembre:  à Nicolas  Yvon,  pour  i4  bacquets  et 
3 grands  seaux  qu’il  a fourni  au  magasin  de  Marly.  34*+ 
i5  décembre  : à luy,  pour  4 00  bottes  de  paille  de 
seigle  qu’il  a livré  au  magasin,  21  bottes  d’échalat  rond 
et  7 gerbes  d’osier  franc,  le  tout  pour  couvrir  la  fontaine 

des  Doubles  nappes i32*+53 

A L’Eveillé,  garde  de  la  maîtrise  des  eaux  et  forests 
de  Saint-Germain , pour  45  journées  qu’il  a esté  em- 
ployé à prendre  garde  que  les  ouvriers  qui  ont  levé  des 
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spées  dans  la  forest  n’y  fissent  aucun  degast,  à 203  par 

jour 45** 

Somme  de  ce  chapitre  ....  2283*+ 103  6d 

ENTRETENEMENS  DE  MARLY. 

10  février- 22  septembre  : à Guillaume  Dunet,  tau- 
pier,  pour  ses  appointemens  du  dernier  quartier  1696  et 
des  trois  premiers  1697,  clu  ^ a employé  à prendre 

des  taupes  dans  le  parc  de  Marly  (4p.) 100*+ 

24  mars:  à Joseph,  garçon  fontainier,  parfait  pave- 
ment de  54o*+  pour  ses  gages  de  l’année  1696..  . . 4o*+ 

7 avril  - i5  décembre  : à luy,  pour  ses  gages  de  l’an- 
née 1697  (4  p.) 54 0** 

A Thomas  Vitry,  ayant  l’entretien  des  fontaines  et  re- 
cherche des  plombs  sur  la  terrasse  du  château  et  pavil- 
lons de  Marly,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier  1696 

et  des  trois  premiers  1697  (4  p.) 2000*+ 

A Louis  Garnier,  jardinier,  pour  ses  gages  pendant  le 

même  temps  (4  p.) 1200** 

5 may -6  octobre:  à Liénard  Mimpon,  dit  La  Roche, 
garçon  plombier,  aydant  aux  fontainiers  à faire  les  répa- 
rations des  conduites  de  plomb  et  des  terrasses  du  châ- 
teau et  dépendances,  pour  ses  gages  des  ier  et  3e  quartier 
1 697 , le  surplus  devant  être  payé  par  celuy  qui  a l’en- 
tretien des  conduites  de  fer  (2  p.) 3oo*+ 

1er  décembre  : à Julien  Lory,  horloger,  pour  avoir 
entretenu  les  horloges  des  châteaux  de  Saint-Germain- 

en-Laye  et  de  Marly,  pendant  une  année 80** 

Somme  de  ce  chapitre 4260** 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

1 3 janvier- 1 5 décembre:  au*  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  du  jardin 

de  Marly  (24  p.) 1 i5o3**  i3s  2d 

i3  janvier- 20  octobre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à di- 
verses réparations  et  aux  démolitions  des  cloisons  des 
ier  et  3e  pavillon  de  l’aile  gauche  en  la  dépendance  dud. 

château  ( 1 0 p. ) 176'»++  9”  7d 

27  janvier:  à ceux  qui  ont  travaillé  à dépaver  le  de- 
vant des  corps  de  garde  du  derrière  du  château  pour 
faire  des  trenchées  pour  y planter  des  ormes,  et  autres 

ouvrages 435*+  1 1 3 

1 0 février  : à ceux  qui  ont  planté  de  grands  ormes  et 
de  la  grande  charmille  en  motte  devant  S.  M.,  et  ont 

approprié  au  pourtour  du  château 299**  h*  8d 

10  février- ier  décembre:  à ceux  qui  ont  levé  des 
ormes  en  motte  au  pourtour  de  l’étang  de  Beschevé,  les 
ont  chargez  sur  les  traîneaux  et  conduit  dans  l’allée  du 
derrière  du  château  et  autres  endroits(4  p.).  1 5 4 7++  4“  8d 
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10  février- a juin:  à ceux  qui  ont  travaillé  à faire  le 
modèle  de  la  cascade  que  l’on  doit  faire  à l’allée  du 

derrière  du  château  (5  p.) 838»  2 3 ^ 

2 h mars -2  juin  : à ceux  qui  ont  tourné  et  retenu  le 

chariot  de  la  ramasse  (s  p.) n6»  i53 

îli  juillet  : à ceux  qui  ont  travaillé  à la  fontaine  des 


Doubles  nappes. ..  1 7 4*+  17*  8d 

11  aoust-i5  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à 
rétablir  la  maçonnerie  des  pavillons  et  autres  réparations 

(6  p.) 1 185»  103  4d 

Somme  de  ce  chapitre. .....  1 7865++  9"  8d 


CHÂTEAU  DE  NOISY. 


MAÇONNERIE. 

28  octobre  : à François  Gobin  et  Pierre  Buret,  sur 
leurs  ouvrages  de  maçonnerie  aud.  château  de  Noisy. . . 
100» 

JARDINAGES  ET  TERRASSES. 

3o  juin  : à Charles  Amelot,  pour  avoir  nettoyé  les 
allées  et  régallé  les  ornières  du  parc  dud.  château. . . 

60» 

A luy,  pour  les  tontures  qu’il  a fait  dans  lesd.  allées. 

m 

7 avril- 2 2 septembre:  à Thomas  Marville,  pour  les 

terres  qu’il  a remuées  pour  la  construction  de  la  moitié 

basse  du  potager  de  Noisy  (9  p.) 908**  193  iod 

19  may-ier  décembre:  à luy,  pour  i3o8  sommes  de 
fumier  de  cheval  qu’il  a livré  dans  lesd.  jardins  de  Noisy 

(4  p.) - 392»  83 

juillet- 8 septembre  : à Jacques  Le  Jay,  jardinier, 
parfait  payement  de  878++  173  4d  pour  le  treillage  d’appuy 
qu’il  a fait  au  potager  et  le  long  des  murs  d’iceluy,  à la 

partie  basse  que  l’on  achève  (3  p.) 878»  1 7*  âd 

6 octobre  : à Jacques  Boulanger,  pour  avoir  dressé, 
mouillé  et  rebattu  de  deux  volées  8/17  toises  superficielles 
des  allées  de  la  seconde  moitié  dud.  potager.  . 127*+  1 5 
i5  décembre  : à Jean  Thuillau,  jardinier,  pour  les 
arbres  fruitiers  qu’il  a fourni  pour  planter  aud.  potager. 

i54»  103 

Somme  de  ce  chapitre 2075»  163  2d 

SERRURERIE. 

5 may  : à Joseph  Bouiller,  serrurier,  pour  ouvrages 
et  réparations  de  serrurerie  qu’il  a fait  au  château  de 
Noisy  depuis  le  mois  d’octobre  169/1 58»  43 
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MENUISERIE. 

10  février  : à Jean  Le  Bau,  menuisier,  pour  les  ou- 

vrages de  menuiserie  qu’il  a fait  et  rétablis  à Noisy  en 
1696 

VITRERIE. 

i3  janvier:  a Jean  Desormeau,  vitrier,  pour  les  répa- 
rations qu  il  a lait  aud.  chateau  de  Noisy  et  dépendances 
en  1696 38«i7s5d 

PEINTURE. 

28  juillet- 2 5 aoust  : à Louis  Poisson,  sur  la  peinture 
en  verd  qu’il  fait  sur  les  treillages  nouvellement  faits 
aud.  potager  de  Noisy  (2  p.) 20o» 

DIVERSES  DÉPENSES. 

1 1 aoust  : à Claude  Droit,  laboureur,  pour  33  per- 

ches de  terres  défoncées  dans  les  carrez  du  potager  de 
Noisy 33tt 

8 septembre  : à Jean  Ratier,  jardinier,  pour  avoir 
tondu  toutes  les  avenues  de  Noisy 109»  16’ 

17  novembre  : à Pasquier  Laurent,  pour  avoir  curé 
le  puits  du  chenil  de  Noisy 16» 

ier  décembre  : à Mathieu  Lambert,  fayancier,  pour 
100  cloches  de  verre  qu’il  a livré  dans  le  potager  de 

Noisy 36» 

Somme  de  ce  chapitre 19/1»  i6s 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

i3  janvier- 1 5 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  au  jardin  potager  de  Noisy 
pendant  la  présente  année  1697  (2^  P-)-  • 953»  193  2d 
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MAÇONNERIE. 

6 janvier- 17  février:  à Silvain  Pergot,  maçon,  par- 
fait payement  de  3o2»  33  9d  à quoy  montent  le  mur  de 
terrasse  qu’il  a rétabli  à la  gauche  des  grands  chevalets 
au-dessus  du  puisard  à mi-côte,  les  rigolles  qu’il  a ré- 
tablies sous  le  pont  de  la  Machine,  sous  les  grands  che- 
valets qui  traversent  le  chemin  de  la  chaussée,  et  autres 

ouvrages  (2  p.) 262»  33  9d 

29  septembre  : à Pierre  Prévost,  pour  la  main 
d’œuvre  de  la  maçonnerie  qu’il  a fait  au  mur  de  la  me- 
lonnière  du  sr  Deville  et  à un  mur  le  long  des  cheva- 

16. 
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Jets  prez  le  grand  puisard  et  autres  endroits  de  la  Ma- 
chine  1 1 îtt  6S  3d 

2 7 octobre  : à luy,  pour  le  pavement  de  pierre  neuve 
et  le  rétablissement  qu’il  a fait  sur  la  grande  digne  et 
les  ouvrages  et  réparations  aux  murs  à côté  des  grands 
chevalets  et  aux  logements  de  la  Machine..  . . 75tt  3’  4d 
G janvier  : à Antiioine  Hémont,  parfait  payement  de 
33^  7s6d  pour  1100  5/i  6e  de  moilon  qu’il  a employé 
à réparer  les  empieltemens  des  terres  vis-à-vis  la  digue 
de  Bezons  et  à rempiéter  le  derrière  des  vannes  de  la 

digue  de  Chaton i89tt7sGd 

3i  mars  : à luy,  pour  la  voiture  par  eau  qu’il  a fait 
de  1 02  pieux  de  démolition , appartenans  au  Roy,  qui  es- 
taient au  pont  de  Poissy,  jusqu’au  port  de  la  Machine. 
32tt 

18  aoust  : à Hiérosme  Delahaye,  pour  21  4 pieds 
cube  5/6e  de  pierre  dure  de  Nanterre,  qu’il  a livrés  pour 

réparer  le  pavé  de  la  grande  digue 107^  8S  4d 

18  aoust- 1 3 octobre  : à Marie  Godefroy,  pour  65o 
de  moilon  qu’elle  a voituré  pour  la  construction  du  mur 
de  la  melonnière  et  du  mur  au  dessus  de  la  pièce  d’eau 
à mi-côte  du  sr  Deville,  à i6Me  cent  (3p.)...  107^ 
ier  septembre- 8 décembre  : à Michel  Crosnier,  pour 
750  1/2  de  moilon  qu’il  a livré  pour  les  réparations  qu’il 
convient  faire  aux  murs  de  la  grande  forge  et  autres  ré- 
parations (3p.) 92tt  ios 

26  may  : à Gilles  Jdel  , pour  7 muids  1 1 septiers  de 
plâtre  qu’il  a livrez  en  1697,  employez  à faire  une 
petite  cloison  au  magasin  d’en  haut,  une  écurie  au  loge- 
ment du  s1'  Jumel,  et  autres  réparations  des  apartemens 

et  chambre  des  puisards 102*+  i8s  4d 

1 3 octobre  : à Barthélemy  La  Roue  , pour  la  chaux  et 
ciment  qu’il  a livrez  pour  les  ouvrages  à faire  en  la  dé- 
pendance de  la  Machine înôtt  i43  iod 

Somme  de  ce  chapitre 1 19/1*+  121  4d 

terrasses. 

7 juillet  : à Nicolas  Borienne,  pour  le  déblay  et  re- 
maniement des  vieilles  glaises  qu’il  a fait  au  pourtour  de 
la  pièce  d’eau  du  puisard  supérieur,  dit  Valentinay,  de 
la  glaize  neuve  et  du  gazon  qu’il  a employé  et  posé  à 
lad.  pièce  d’eau 2 34tt  2S  7d 

charpenterie. 

6janvier-22  décembre  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La 
Porte,  charpentier,  à compte  de  l’entretien  qu’il  fait  aux 
charpentes  et  inouvemens  de  la  Machine  (a3  p.).  1 1 5oott 
17  février:  à luy,  parfait  payement  de  n4oott  à 
quoy  monte  led.  entretien  pendant  1696 4oott 


3-17  mars  : à luy,  parfait  payement  de  23 4 4^  9’  ad  à 
quoy  montent  les  bois  d’augmentation  qu’il  a employez 
aux  paliées  de  pieux  qui  ont  esté  battus  dans  la  rivière 
neuve  pour  le  soutien  et  rempiètement  des  terres  de  l’isle 
La  Chaussée,  depuis  le  5 octobre  dernier. . . 844^  9*  2d 
G janvier:  à Antoine  Flamand,  pour  son  rembourse- 
ment des  frais  et  des  payemens  qu’il  a fait  pour  les 
2 arbres  de  roues  de  Blaru  et  de  Montmartin.  253tt  i256d 
20  janvier- 22  décembre:  à Georges  Viat,  pour  le 
sciage  de  io5  taises  5/6ecourans  de  planches  et  chevrons 
qu’il  a débitez  pour  faire  des  bois  de  lits  pour  coucher 
les  ouvriers  forgerons , et  raccommoder  les  manivelles  de 

la  Machine  (a  p.) 97tt  8S  iod 

3 février:  à Frédéric  Léonard,  pour  42  toises  cou- 
rantes de  bois  de  charme  qu’il  a livré  pour  employer  à 
faire  des  boules  de  piston  pour  les  corps  de  pompe  de  la 

Machine 73ttio£ 

17  février- 23  juin:  au  s1'  Clergeon,  pour  les  bois 
courbes  de  chêne  qu’il  fait  débiter  pour  la  provision  des 

roues  de  la  Machine  (3p.) 8iott  i5* 

17  mars  : à François  Lainé,  pour  la  voiture  par  eau 
de  2 84  pièces  de  bois  en  un  gros  arbre  de  roue  et 
21  courbes  de  chêne,  pesant  58  milliers,  qu’il  a voituré 
depuis  les  ports  du  petit  Andely  et  de  La  Garenne  jus- 
qu’à la  Machine,  pour  la  provision  des  roües.  . . . 202^ 
22  décembre:  à Pierre  Liart,  pour  le  sciage  qu’il  a 
fait  des  courbes  et  courbillons  de  bois  de  chêne  pour  la 


provision  des  roues  de  la  Machine 1 3: 

Somme  de  ce  chapitre 1 A3oitt  8S  6d 


CUIRS. 

3 mars:  à la  veuve  Marcillë,  de  Sedan,  pour  les 
voitures  de  Liège  and.  Sedan  et  les  droits  d’entrée  du 
royaume  qu’elle  a payez  à Bouillon  pour  tous  les  cuirs 
qui  sont  venus  pour  la  Machine  pendant  1696,  et  par 
gratification  des  soins  qu’elle  a pris  à la  réception  et  en- 

voy  desd.  cuirs 35ett 

17  mars:  à Gabriel  Maury,  pour  18  cuirs  de  vache 
qu’il  a livrez  et  qui  ont  esté  employez  aux  réparations 
desjoins  des  bâches  des  puisards,  à 8H  i5spièce.  i57tt  101 
3i  mars- 24  novembre  : au  sr  Clerx,  pour  36  cuirs 
forts  arrivez  à la  Machine  le  7 mars,  et  les  droits  de 
sortie  qu’il  a payez  à Guillaume  Bleret,  tanneur  à Liège, 

et  pour  le  change  de  l’argent  et  autres  frais  (3  p.) 

1382^6*  4d 

i4  avril- 2 2 décembre  : à Pierre  Nollant,  pour  i4 
cuirs  forts  tannez  qu’il  a livrez,  à 3ott  pièce,  pour  em- 
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ployer  aux  clapets  et  pistons  des  corps  de  pompe  de  la 
Machine,  ycompris  4 bandes, à 7H  ios  pièce(5  p.).  45ott 
Somme  de  ce  chapitre a 34 1 H 1 6*  4d 

COUVERTURE. 

18  aoust-97  octobre  : à la  veuve  d’EsmNNE  Yvon. 
couvreur,  sur  l’entretien  qu’elle  fait  faire  des  couvertures 
d’ardoise  et  de  tuile  des  magasins,  puisards,  forges  et 
fonderie  de  la  Machine  (2  p.) 250tt 

SERRURERIE. 

6 janvier  - a 2 décembre  : à Piiilippes  Renault,  serru- 
rier, à compte  de  l’entretien  qu’il  fait  des  ouvrages  de 
forge  et  de  serrurerie  de  la  Machine  (a3  p.).  . ii25ott 

20  janvier-3  février:  à luy,  pour  les  fers  d’augmen- 
tation qu’il  a livrez,  en  1696,  tant  au  corps  de  la  Ma- 
chine que  pour  attacher  les  charpentes  des  digues  et 
rempiètement  des  isles  (2  p.) 68o*t  13 

17  mars:  à luy,  parfait  payement  de  11200^  à quoy 
monte  l’entretien  qu’il  a fait  des  fers  et  autres  ou- 
vrages de  forge  de  la  Machine  pendant  l’année  1696. . 
45ott 

20  janvier-  1 7 février  : à François  Delassu  , forgeron , 
pour  3 manivelles  qu’il  a racomodées  et  resoudées  à la 
Machine  (3  p.) 300tt 

9 juin  : au  sr  Vanisendorem,  pour  4220  livres  de  fer 

de  Nivernois  qu’il  a livré  en  1696,  et  qui  a esté  employé 
à racomoder  les  manivelles 383H  i6s 

10  novembre  : à Pierre  Noiret,  pour  doux  à calfeu- 
trer, doux  à vannes,  cadenats  et  serrure  qu’il  a livrez 
pour  les  portes  des  regards,  et  autres  marchandises  qu’il 


a fournies 281^19* 

Somme  de  ce  chapitre 1 3345+t  i6s 


PLOMBERIE. 

2  mars:  à Jaques  Lucas,  plombier,  pour  les  plombs 
en  table  qu’il  a livrez,  pendant  les  six  derniers  mois  1 696, 
pour  calfeutrer  les  bâches  des  puisards  et  pour  rétablir 
les  foureaux  des  équipages  des  pompes  sur  la  rivière. . 
25ott  9’  7d 

VITRERIE. 

6 janvier:  à Paul  Cosette,  vitrier,  pour  les  répara- 
tions de  vitres  qu’il  a faites  aux  croisées  du  pavillon, 
puisards,  magasins  et  autres  bâtimens  de  la  Machine, 
pendant  l’année  dernière  1696 7 9*t  1 8*  3d 

22  décembre  : à luy,  pour  lesd.  ouvrages  pendant 

>697 i33tt  8*  4d 

2o6H  6‘  7a 


OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

3 février  : à la  veuve  Joseph  Royer,  fondeur,  parfait 

payement  de  2000^  pour  l’entretien  qu’il  a fait  aux 
équipages  et  racordemens  de  cuivre  des  puisards  de  la 
Machine  pendant  1696 25ott 

20  avril  - 1 0 novembre  : à elle,  sur  led.  entretien  pen- 
dant l’année  1 697  ( 6 p.) 1 5oott 

9 juin  : à elle,  pour  les  cuivres  d’augmentation  qu’elle 
a livré  en  169.5  et  1696 8’  gd 

Somme  de  ce  chapitre 1809*+  8’  9d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

7 juillet-  1er  septembre  : au  sr  Vanderiiulst,  pour  le 
bray,  goudron,  huile  et  clous  à pistons  qu’il  a livrez 
pour  la  Machine  (2  p.) 66o*t 

4 aoust:  à luy,  pour  3o5  livres  d’étain  qu’il  a livré  au 
magasin , y compris  la  voiture  et  autres  frais . . 3 1 1 o3 

20  janvier  : à Michel  Damare,  pour  i4  muids  1/2  de 
charbon  de  bois  qu’il  a livrez  pour  racomoder  les  mani- 
velles de  la  Machine,  à 3^  le  muid 43^  10’ 

17  février-28  avril  : à Jean  Gautier,  pour  109 
muids  1/2  de  charbon  de  bois  qu’il  a livrez  pour  racom- 
moder  lesd.  manivelles  (3  p.) 383tt5‘ 

12  may  : à Antoine  Rruslé,  pour  12  voyes  de  char- 
bon de  terre,  à 28^  la  voye,  y compris  203  pour  les 
droits  de  rivière 33  7tt 

6 janvier-3  février:  à Jean  Gentil,  parfait  payement 
de  117 6++  1 g3  3d  pour  la  chandelle,  pots  à brûler  qu’il 
a fournis  pour  éclairer  les  ouvriers  à la  journée  du  Roy, 
pendant  l’année  1696  (3  p.) 526*+  i9s3d 

26  may  - 4 aoust  : à luy,  pour  lesd.  fournitures  pen- 
dant 1 697  ( 3 p.) 474tt33 1 id 

29  septembre  : à François  Renault,  sur  pareilles 
fournitures  que  dessus i50tt 

20  janvier-8  décembre:  à Estienne  Langlois,  pour 
les  cordages,  seaux,  balais,  lanternes  et  autres  fourni- 
tures qu’il  a fait  pour  les  équipages  des  puisards  et 
autres  utilitez  de  la  Machine,  pendant  1696  et  1697 
(2  P-) 46ott  17* 

4 août  : à Etienne  Aubry,  pour  329  livres  de  vieux 
cordages  godronnez  qu’il  a livré  pour  faire  du  calfas 
pour  réparer  les  joins  des  bâches  des  puisards  de  la  Ma- 
chine  a4tt  i3‘  6d 

27  octobre:  à la  veuve  Nicolas  IjAhogue,  pour  626 
livres  pesant  de  vieux  cordages  goudronnez  qu’elle  a livré 
pour  faire  du  calfas  pour  lesd.  réparations.  . . 6 2 A 123 

28  avril:  à Noël  Maillot,  vannier,  pour  les  hottes, 


Somme  de  ce  chapitre 
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mannes  et  paniers  à pompe  qu’il  a livré  au  magasin ...  j 

2S  | 

G janvier  : à Jean  Hémont,  pour  le  loyer  du  moulin  ; 
de  Bougival  occupé  pour  l’alèzement  des  corps  de 
pompes  de  la  Machine  pendant  i6g5  et  1696..  . . 4ott  j 
A Vallois,  pour  la  voiture  par  eau,  droits  de  ponts, 
péages  et  passages  qu’il  a payez  depuis  Decize  jusqu’à 
Paris,  pour  la  quantité  de  à 220  livres  pesant  de  fer 
arrivez  à la  Machine  le  i5  décembre,  pour  employer  à 

racomoder  les  manivelles 

A Godin,  pour  la  voiture  par  terre,  qu’il  a fait  desd. 
fers  depuis  Paris  jusqu’à  lad.  Machine,  des  bois  de 
charme  qu’il  a chargez  à Rue! , pour  les  pistons  des  corps 
de  pompe  et  les  carreaux  de  pierre  qu’il  a voituré  pour 
le  rétablissement  du  pont,  prèz  l’entrée  de  la  grande 
porte  de  la  Tour 5ott  ios 

17  février- 27  octobre  : à Suzanne  Rebdlé,  dite  Des- 

jardins, pour  83  aunes  1/2  de  coutil  qu’elle  a livré  pour 
réparer  les  joints  des  bâches  des  puisards  de  la  Machine 
(2p.) 9* 

12  may:  à Anne  Barbier,  femme  de  Pierre  Prouvais, 
pour  10  aunes  1 jh  de  toile  blanche  qu’elle  a acheptée 
pour  faire  une  aube,  2 nappes  d’autel,  un  amit  et 
4 lavabo  pour  la  chapelle  de  lad.  Machine.  . 2itt  1 gs  3d 

23  juin  : à Louis  Legrand,  pour  des  outils  qu’il  a 
livrez  pour  les  ouvriers  à la  journée  du  Roy..  . . 28^  8S 

4 aoust  : à Louis  Manceau,  pour  des  brouettes,  bac- 
quets  à mortier  et  bares  qu’il  a livrez  pour  les  besoins 
des  travaux  de  la  Machine 3itt  io“ 

18  aoust:  à Jean  Cagneux,  pour  i5o  terrines  neuves 

qu’il  a livrées  pour  servir  à mettre  du  suif,  pour  éclairer 
la  nuit  les  ouvriers 2 2tt  ios 

2 4 novembre  : au  sr  Boucault,  pour  son  rembourse- 
ment de  la  voilure  de  12  cuirs  venans  de  Liège,  depuis 


Sedan  jusqu’à  Paris,  et  autres  frais 2ÔH  4S 

Somme  de  ce  chapitre  ....  38oitf2siid 


JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  LA  MACHINE. 

G janvier- 22  décembre:  aux  charpentiers,  serruriers 
et  autres  ouvriers  employez  à la  journée  du  Roy  pour 
l’entretien  de  la  Machine  pendant  l’année  1697  (26  p.) 

i6455tt 1 2“ 

6 janvier  : à ceux  qui  ont  travaillé  à redresser  et  apla- 
nir le  terrain  entre  la  grille  de  Marly,  les  bois  et  le  réser- 
voir de  Lucienne 38tt  19“  4d 

6 janvier- 2 2 décembre  : à ceux  qui  ont  cassé  et  porté 
la  glace  dans  la  glacière  de  la  Machine  (2  p.). . g8tt4s 
1 7 mars  : à ceux  qui  ont  esté  employez  à racommoder 
trois  manivelles  aux  maçons  et  manœuvres  qui  ont  ré- 


tabli la  forge  qui  avoit  été  démolie  au  sujet  desd.  mani- 
velles   1 0 1 N 1 2 s G'1 

29  septembre:  à ceux  qui  ont  nettoyé  et  transporté 
les  immondices  des  aqueducs  qui  conduisent  les  eaux  de 

La  Selle  à la  Machine ia5M  i55  8d 

Aux  maçons  qui  ont  réparé  les  fautes  et  ruptures  desd. 

aqueducs 95^  5 ‘ 

i3  octobre:  à ceux  qui  ont  fouillé  les  rigolles,  pour 
l’écoulement  des  eaux  croupies  au-dessus  de  l’aqueduc 

du  puits  d’angle 68tt 

Somme  de  ce  chapitre i6983H  8S  6d 

FONTAINEBLEAU. 


MAÇONNERIE. 

6 janvier-  1 4 avril:  à Mathurin  Hersant,  entrepre- 
neur, parfait  payement  de  337  9tt  1 **  à quoy  montent, 
les  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a fait  au 
château  de  Fontainebleau  en  1696  (3  p.).  979^  ns2d 
28  avril- 26  novembre:  à luy,  sur  sesd.  ouvrages  en 

1697  (8  p.) 258oh 

Somme  de  ce  chapitre 355qtt  1 is  2d 

LABOURS  ET  JARDINAGES. 

6 janvier:  à Taillard  Hauteclair,  parfait  payement 
de  6 5 7^  2S  6d  à quoy  monte  le  second  labour  qu’il  a fait 
donner  aux  plants  des  pallis  de  la  forest  de  Fontaine- 
bleau pendant  les  six  derniers  mois  1696  . . 357tt  2S  6<! 

26  may- 10  novembre:  au  sr  Marchand,  pour  les  la- 
bours, scmages  et  fumages  qu’il  a fait  pendant  1697 
aux  11  parquets  des  plaines  des  environs  de  Fontaine- 
bleau (3  p.) 9^tt 

Somme  de  ce  chapitre 1 27311  2 5 6e1 

CHARPENTERIE. 

G janvier- 17  février:  à Bonnaventure  Mortillon, 
charpentier,  parfait  payement  de  32  2tt  125  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  et  réparations  de  charpenterie  qu’il  a 
fait  aud.  château  de  Fontainebleau  pendant  1696  (2  p.) 

, 247^  12S 

g juin- 1er  septembre  : à luy,  sur  lesd.  ouvrages  de 

charpenterie  pendant  l’année  1697  (2  p.) 35ott 

1 7 février  : à Henry  Berruyer  , charpentier,  parfait 
payement  de  373tt  2“  à quoy  montent  les  ouvrages  et  ré- 
parations de  charpenterie  qu’il  a fait  à l’enceinte  des 
palis  de  la  forest  de  Fontainebleau  en  1696..  . 253tt25 
i5  septembre  : à luy,  pour  avoir  déposé,  transporté  el 
reposé  2 5 travées  de  l’enceinte  desd.  palis  et  dh  même 
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endroit  avoir  fourni  3 travées  neuves,  plusieurs  lattes 
aux  vieilles  travées,  4 patins,  4 lisses  et  8 liens,  le  tout 
pour  fermer  une  échappée  de  routte  entre  lesd.  palis  et 
un  rocher  qui  estoit  joignant  lesd.  pallis , qui  empéchoit  le 

passage  pour  la  comodité  de  la  chasse io5N 

Somme  de  ce  chapitre g55tt  i4s 

MENUISERIE. 

6 janvier- 14  avril  : à Thomas  Scauret,  menuisier, 
parfait  payement  de  2g36tt  i5J2d  à quoy  montent  les 
ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a fait  au  châ- 
teau de  Fontainebleau  en  1696  (3  p.). . . io36tt  i5s  2d 

28  avril  - 2.4  novembre  : à luy,  sur  lesd.  ouvrages  pen- 
dant l’année  1697  (8  p.) 999ltt 

Somme  de  ce  chapitre  ....  4027**  15“  2d 

SERRURERIE. 

17  février  : à la  veuve  Rossignol,  serrurier,  parfait 
payement  de  673**  7*  6d  à quoy  montent  les  ouvrages  et 
réparations  de  serrurerie  qu’elle  a fait  faire  au  château 
de  Fontainebleau  pendant  l’année  1696.  . . 2o3tt  7*  Gd 

1 2 may  - 2 4 novembre  : à elle , sur  sesd.  ouvrages  pen- 
dant l’année  1697  (4  p.) 700N 

29  septembre:  à Seguin,  serrurier  et  poseur  de  son- 

nettes, pour  avoir  posé  trois  sonnettes  dans  le  château 
de  Fontainebleau,  dont  deux  dans  l’appartement  de  Ma- 
dame de  Bourgogne  et  une  dans  celuv  de  Madame  la 
princesse  de  Gonti q0H 

Somme  de  ce  chapitre gg3N  7’  6d 

viTnEniE. 

3 mars  : à la  veuve  Tisserand,  vitrier,  pour  les  ou- 
vrages de  vitrerie  qu’elle  a fait  au  château  de  Fontaine- 
bleau au-delà  de  son  entretien  pendant  1696.  266tt3s6d 

PEINTURE. 

17  février  : à Louis  Dubois,  peintre,  pour  les  ou- 
vrages de  dorure  et  impressions  de  peinture  qu’il  a fait 
au  château  de  Fontainebleau  en  1696 71^  i6s 

PLOMBERIE. 

6 janvier  : à Jacques  Lucas,  plombier,  pour  ouvrages 
de  plomberie  au  château  de  Fontainebleau  en  1696.  . . 
47tt  8S 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

i5  septembre -6  octobre  : à Dominico  Cucci,  fondeur, 
pour  2 5 pieds  2 pouces  de  moulures  de  cuivre  doré 
qu’il  a fourni  et  mis  en  place  pour  servir  de  bordure  à 


deux  glaces  qui  ont  été  mises  sur  les  cheminées  de 
l’aparlement  de  M,ne  la  princesse  de  Conti  aud.  château 
(9  P-) i25H  1 6S  8d 

PAVÉ. 

3 mars  : a Estienxe  Marchand,  paveur,  parfait  paye- 
ment de  3o4tt  is  8d  à quoy  montent  les  ouvrages  et 
réparations  de  pavé  qu’il  a fait  en  la  dépendance  du 

château  de  Fontainebleau  pendant  l’année  1696 

i54«  i!  8d 

ier  septembre  : à luy,  sur  lesd.  ouvrages  pendant 


*^97 2 oott 

Somme  de  ce  chapitre 354N  15  8d 


DIVERSES  DÉPENSES. 

icr  septembre  : à Latour,  à compte  des  frottages  de 
planchers  qu’il  fait  faire  aud.  château  de  Fontainebleau 
en  1697 f5ott 

17  février  : à Mathurin  Tigé,  charon,  pour  les  ou- 
vrages de  charonnage  qu’il  a fait  aud.  château  en  1696. 
45tt  6 5 8d 

1 4 avril  : au  sr  Lory,  horloger,  pour  avoir  réparé 

l’horloge  du  château  de  Fontainebleau  et  pour  deux 
voyages  qu’il  a lait  aud.  lieu , exprès  avec  un  compagnon , 
pour  déposer  et  reposer  lad.  horloge i5ott  5* 

26  may:  aux  hahitans  de  Fontainebleau  et  d’Avon, 
pour  les  bleds  qu’ils  ont  ensemencés  aux  environs  de 
Fontainebleau  et  d’Avon  en  1695  et  recueillis  en  1696, 

en  293  arpens  11  perches,  à 3os  par  arpent 

439tti3*4d 

9 juin  : à la  veuve  Aurillon,  pour  1200,  3 quarte- 

rons de  pots  de  terre  à fleurs  qu’elle  a fourni  pour 
l’orangerie  de  Fontainebleau 66^  105 

10  novembre  : à M.  le  marquis  de  Saint-Hérem, 

pour  son  remboursement  de  pareille  somme  qu’il  a extra- 
ordinairement dépensée  pour  le  gibier  des  parquets  des 
environs  de  Fontainebleau 35itti23 

A la  veuve  La  Salle,  pour  l’achapt  de  i32  boisseaux 
de  bled  pour  semer  dans  les  parquets  des  environs  de 
Fontainebleau 178^12“ 

15  décembre  : a Le  Moyne,  fondeur,  pour  avoir 

envoyé  un  compagnon  à Fontainebleau  pour  racomoder 
les  robinets,  à raison  de  3tf  par  jour. 45t1 

Somme  de  ce  chapitre i42ÔH  19* 

ENTRETENEMENS  DE  FONTAINEBLEAU. 

6 janvier- 4 aoust  : à Cousturier,  ayant  l’entretien 
de  toutes  les  conduites  de  fer,  tant  dedans  que  dehors  le 
parc,  et  de  celles  de  grais,  depuis  Samois  et  la  Madelaine 
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jusqu’au  haut  du  pavé  des  Basses-Loges,  pour  les  six 
derniers  mois  1696  et  six  premiers  1697  (2  p.)  4oott 
A Simon,  ayant  celuy  des  pallis  des  sept  parquets  des 
plaines  des  environs  de  Fontainebleau,  pendant  les  six 
derniers  mois  1696  et  six  premiers  1697  (2p.)  i20tt 
3 février- 24  novembre  : à Rebours,  dit  La  Brie, 
pour  l’entretien  des  routtes  de  la  forest  de  Fontainebleau 
pendant  les  six  derniers  mois  1 696  et  six  premiers 


1697  (6  p.) 800H 

3 mars -4  aoust  : à luy,  comme  garde  des  palis  de 
lad.  forest  pendant  le  mesme  temps  (2  p.) 3oott 


12  may-29  septembre:  à luy,  pour  ses  gages  de 
garde  des  parquets  des  plaines  des  environs  de  Fontaine- 
bleau avec  deux  garçons,  à raison  de  4oott  par  an  pour 
luy  et  de  3oott  pour  ses  deux  garçons,  pendant  le  même 

temps  ( 2 p.) 7°°tt 

7 juillet- 4 aoust  : à luy,  pour  le  bled  qu’il  a fourni 
pour  la  nouriture  des  perdrix  et  des  faisands  pendant 

une  année  (3p.) 54  7+t  1 os 

12  may-24  novembre:  à Dervaux,  pour  l’entretien 
et  nettoyement  qu’il  fait  des  cours  des  cuisines,  du  Che- 
val blanc,  des  Héronnières  et  autres  endroits  du  châ- 
teau, pour  une  année  échue  au  dernier  septembre  (2  p.). 

192*1 

A Martin,  pour  le  nettoyement  qu’il  fait  aux  fossez 

dud.  château,  idem  pour  une  année  (2  p.) 5ott 

2 4 novembre  : à Simon  Courcelles,  pour  huit  mois 
de  ses  gages  à cause  du  nettoyement  des  cours  de  l’O- 
valle,  des  fontaines  de  la  Reyne,  de  la  chapelle  de  la 
Conciergerie,  ensemble  de  celuy  des  escaliers,  perrons, 
corridors,  terrasses  et  balcons  dud.  château,  dont  il  est 


chargé,  à raison  de  i2  5tt  par  an 92**  ios 

Somme  de  ce  chapitre 3202tt 


JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

17  mars  - 24  novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé 
à la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  du  château  de 
Fontainebleau , pour  leurs  journées  et  menues  dépenses 
faites  depuis  le  8 mars  jusqu’au  21  novembre  (i5  p.). 
1 849++  9*  1 id 

CHAMBORD. 


MAÇONNERIE. 

24  février- 21  juillet  : à Chatelin,  maçon,  pour  les 
entretiens  de  la  maçonnerie  du  château  de  Chambord 
pendant  les  six  derniers  mois  1696  (2  p.) i25tt 


29  seplembre-i5  décembre  : à luy,  pour  lesd.  entre- 
tiens pendant  les  six  premiers  mois  1697  (2  p.).  100+! 

ier  septembre -1 5 décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  fait  en  la  dépendance  dud.  château 


(3  p.) 6oott 

Somme  de  ce  chapitre 8 2 51* 


CHARPENTERIE. 

24  février- 21  juillet  : à la  veuve  Bouret,  charpentier, 
pour  l’entretien  de  la  charpenterie  du  château  de  Cham- 
bord et  dépendances  et  des  palis  des  faisanderies  et 
remises  à gibier  dans  le  parc  de  Chambord  pendant  les 

six  derniers  mois  1696  (2  p.) 160** 

29  septembre -1 5 décembre  : à elle  et  à Dinocheau, 
son  gendre,  pour  led.  entretien  pendant  les  six  premiers 

mois  1696  (2p.) 1 5ott 

29  septembre  : à eux,  sur  les  ouvrages  de  charpente- 
rie en  la  dépendance  dud.  château i6ott 

A Raby,  scieur  de  long,  à compte  des  bois  qu’il  fait 

débiter  dans  les  chantiers  de  S.  M 5o** 

Somme  de  ce  chapitre 520** 

COUVERTURE. 

2 4 février- 2t  juillet  : aux  nommez  Tesnier  et  Liioste, 
couvreurs , pour  l’entretien  des  couvertures  du  château 
et  dépendances  de  Chambord  pendant  les  six  derniers 

mois  1696  (2  p.) aoo*t 

29  seplembre-i5  décembre  : à eux,  pour  led.  entre- 
tien pendant  les  six  premiers  mois  1697  (2  p.)  . i8ott 
29  septembre  : à Louis  Bocquet,  à compte  des  cou- 
vertures de  chaume  qu’il  fait  à la  couverture  de  la  faisan- 


derie de  Chambord - 3ott 

Somme  de  ce  chapitre 4 1 ott 


MENUISERIE. 

24  février- 16  décembre  : à la  veuve  Bonnet,  menui- 
sier, pour  l’entretien  des  ouvrages  de  menuiserie  du 
château  et  dépendances  de  Chambord,  pendant  les  six 
derniers  mois  1696  et  les  six  premiers  1697  (4  p.). . . 

i4oti 

29  septembre  : à Le  Rond,  menuisier,  sur  les  répara- 


tions de  menuiserie  qu’il  fait  au  château 20tt 

Somme  de  ce  chapitre i6ott 

SERRURERIE. 


24  février- 1 5 décembre  : au  nommé  Beaujouan, 
serrurier,  pour  l’entretien  de  la  serrurerie  du  château 
de  Chambord  et  dépendances  pendant  les  six  derniers 
mois  1696  et  les  six  premiers  1697  (4  p.) i65tt 
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29  septembre- j 5 décembre:  à luy,  sur  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  fait  en  la  dépendance  dud.  château 


(2  p.) i5o* 

Somme  de  ce  chapitre 3 1 5* 


VITRERIE. 

2/1  février  - 1 1»  décembre  : à Trinquard,  vitrier,  pour 
i entretien  des  vitres  du  château  de  Chambord  et  dépen- 
dances, pendant  les  six  derniers  mois  1696  et  les  six 
premiers  1697  (4  p.) 951+ 

PAVÉ. 

2â  février-i5  décembre:  à Chastelin,  paveur,  pour 
l’entretien  du  pavé  de  Chambord  et  dépendances  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1696  et  les  six  premiers 
1697  (4  p.) aüo* 

DIVERSES  DÉPENSES  DE  CHAMBORD. 

a4  février- 29  septembre  : à la  veuve  du  sr  de  Bel- 
lefonds,  concierge  dud.  château,  pour  l’entretien  et 
trottage  de  planchers  et  parquets  dud.  château  et  entre- 
tien de  l’horloge  pendant  les  six  derniers  mois  1696  et 

les  trois  premiers  1697  (3p.) 1 87+t  ios 

i5  décembre  : à elle,  pour  l’entretien  de  l’horloge, 
frottement  et  netloyement  pendant  le  deuxième  quartier 

*697 12*  101 

3 mars  : aux  nommez  Huet  et  autres,  pour  menues 
dépenses  faites  à Chambord  pendant  l’année  1 696 . . . 

73*  g5 

Somme  de  ce  chapitre 273^9* 

MEUDON  ET  CHAVILLE. 


MAÇONNERIE. 

17  mars-io  novembre  : à Pierre  Le  Maistre  le 
neveu,  entrepreneur,  sur  ses  ouvrages  de  maçonnerie  au 
château  de  Meudon  et  dépendances  (17  p.).  . . . 8200*+ 

TERRASSES. 

6 janvier- 8 décembre  : à Eugène  Blondeau,  terras- 
sier, parfait  payement  de  2838*  i8s  8d  à quoy  montent 
les  touilles  et  transport  de  terre  glaise  qu’il  a fait  à 

Meudon  en  1696  (3  p.) 638*  185  8d 

20  janvier-17  février  : à luy,  pour  le  travail  qu’il  a 
fait  pour  remplir  de  glace  les  deux  glacières  de  Meudon 

et  celle  de  Chaville  (3  p.) 407^  10’ 

3 mars  : à luy,  pour  les  terres  qu’il  a fouillées  à la 
rampe  des  communications,  et  les  rigolles  faites  et  rem- 

COMPTES  DES  BATIMENTS. IV. 


plies  de  bonnes  terres  au  pourtour  du  bassin  de  Bêl- 

ai'’  i38*4s 

17  mars -ier  septembre  : à luy,  pour  la  fouille  et 
transport  des  terres  du  nouveau  bassin  et  de  la  nouvelle 
allée  de  Bel-air  et  autres  endroits  (12p.)...  2626**  35 
i5  septembre  : à luy,  sur  les  trenchées  pour  la  grande 
palissade  de  l’allée  nouvelle  dans  le  bois  de  la  petite 

Etoile j 50tt 

29  septembre- 8 décembre:  à luy,  sur  les  ouvrages 

de  terre  qu’il  fait  (6  p.) 1260^ 

22  décembre  : à luy,  sur  la  fourniture  de  glace  et 

paille  des  glacières  de  Meudon  et  de  Chaville 2 00tt 

6 janvier-ier  septembre  : à Pierre  Leclerc,  dit  Pitre» 
terrassier,  à compte  des  fouilles  et  transport  de  terre 
qu’il  fait  au  Verlugadin  de  Meudon  (16p.)...  7300* 
6 janvier-17  février:  à Antoine  Chevallier  et  Eugène 
Blondeau,  terrassiers,  parfait  payement  de  1 244^7* 
pour  4 97  toises  3/4  cube  de  fouilles  et  transports  de 
terre  qu’ils  ont  fait  au  Vertugadin  de  Meudon  (4  p.).. 

844*  7S 

3i  mars- 9 juin  : aud.  Chevalier,  pour  le  transport 
des  bonnes  terres,  le  seruage  et  l’aplanissement  des 
terres  des  tapis  de  gazon  des  rampes  de  l’Ovalle  (6  p.). 

832*  9» 6d 

} S aousl  : a luy,  pour  avoir  rétabli  des  ravines  et 
autres  ouvrages,  outre  son  entretien,  pendant  le  mois  de 

juillet  dernier 56tt  tgs 

29  septembre- 2 2 décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 

de  terrasse  (7  p.) » 1100* 

12  may-i"  septembre:  à Eustaciie  Bagon,  pour  le 
transport  de  bonnes  terres  et  ouvrages  de  gazon  des 
allées  des  communications  de  Meudon  (7p.)..  678*  2S 
Somme  de  ce  chapitre..  . . 16222*  ios  2d 

LABOURS  ET  JARDINAGES. 

8-22  décembre  : à André  Boisselet,  sur  le  plantage 
de  la  grande  charmille  et  des  grands  ormes  de  Meudon 

(a  P-) 290* 

6 janvier-17  février  : à Simon  Loing,  jardinier,  par- 
fait payement  de  1 go5*  i3s  à quoy  montent  les  ouvrages 
qu’il  a fait,  au-delà  de  son  entretien  ordinaire,  depuis 
le  9 septembre  1696  jusqu’au  3 février  dernier  (4  p.). 

755*i3s 

3i  mars- 23  juin:  à luy,  pour  les  labours  et  trans- 
ports de  bonnes  terres  et  aplanissement  des  tapis  de 
gazon  de  l’allée  du  Gladiateur,  du  dé  devant  la  grotte  et 
de  l’allée  au-dessus  qui  va  à la  porte  Dauphine  (6  p.). 

79^  8d 

'7 
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10  septembre  : à luy,  pour  ouvrages,  au-delà  de  son 
entretien,  pendant  1e  mois  d’aoust  dernier 3ott6‘ 

a h novembre  : à luy,  pour  aào  toises  k pieds  courant 
de  rigolles  qu’il  a fait  pour  planter  du  buis  le  long  des 
murs  de  terrasse  depuis  le  chenil  jusqu’aux  communica- 
tions, A 2 toises  de  rigolles  pour  planter  la  grande  palis- 
sade et  35  de  pierrées  pour  dessécher  les  arbres,  i a6H  hs 

27  oclobre-io  novembre:  à Gabriel  Pierre,  à compte 
des  labours  et  défrichemens  qu’il  a fait  des  tapis  de 
gazon  des  jardins  de  Mendon  (2p.) îoot1 

6 janvier- aà  novembre  : à Eustache  Ragon,  pour 
les  ravines  qu’il  a rétablies,  pour  sabler  les  allées  de  la 
petite  Étoile  et  celles  des  communications  dans  le  jardin 
de  Meudon  (3  p.) • • • 9°tt  8S 

20  janvier  : à Antoine  Chevallier,  jardinier,  pour 
les  bonnes  terres  qu’il  a transportées  pour  transplanter 
la  grande  palissade  de  l’allée  des  fontaines  et  les  grands 
ormes  de  l’allée  de  la  demi-lune 

3 février- ai  novembre:  à Pierre  Renard,  jardinier, 
pour  rétablissement  des  ravines , réparations  de  gazons , 
fournitures  de  clayonnages  et  de  barrière  de  perches  et 
autres  par  luy  faits  audit  jardin,  outre  son  entretien 
( A p.) 3oitt  1 8S 

17  février -9  juin  : à Claude  Garnier,  grennelier, 
pour  3q  septiers  de  graine  de  foin  par  luy  fournie 
pour  semer  les  tapis  de  gazon  de  Meudon  (A  p.).  ig5tt 

A aoust:  à Vincent  Touchard,  pour  ouvrages  et  répa- 
rations au-delà  de  son  entretien  des  jardins  de  Chaville 
pendant  les  sept  premiers  mois  1697 1 1 1++ 17* 

18  aoust- 2A  novembre:  à André  Boisselet,  sur  la 

grande  palissade  et  les  grands  ormes  qu’il  a plantez  à 
Meudon,  et  autres  ouvrages  qu’il  a faitaud.  jardin,  outre 
son  entretien  (2p.) ig3H  5* 

8 décembre  : à François  Ragon,  pour  le  terreau  qu’il 

a fourni  et  voituré  pour  les  plattes  bandes  des  parterres 
de  Meudon,  et  pour  les  ravines  qu’il  a rétablies  dans 
les  jardins  potagers.  8ott  17" 

22  décembre  : à Valentin  Lopin,  à compte  des  gros 
arbres  qu’il  transporte  au  Vertugadin  à Meudon.  1 oott 
Somme  de  ce  chapitre 32  2 1**  i6s 

CONDUITES. 

20  janvier-12  may  : à Louis-François  Pollard,  par- 
fait payement,  de  33oott  à quoy  montent  l’entretien  des 
rigolles  et  des  tuyaux  de  fer  et  de  grais  de  Meudon 
pendant  l’année  1696  (5p.) • i3oott 

9 juin- 22  décembre:  à luy,  à compte  dud.  entretien 

pendant  l’année  1G97  (9p.).... 2200tt 

3 février  : à luy,  pour  les  rigolles  et  cuvettes  qu’il  a 


fait,  au-delà  de  son  entretien,  pendant  l’année  dernière. 

i63tt  1 3S  Ad 

3i  mars  : à luy,  à compte  de  la  rigolle  qu’il  lait  pour 

conduire  l’eau  à l’étang  des  Fonceaux îSo" 

3i  mars-26  may  : à luy,  parfait  payement  de  767"  i5s 
à quoy  montent  le  déposage  et  reposage  des  luiaux  île 

fer  qu’il  a fait  dans  led.  jardin  en  1696  (2p.) 

5 67^  1 5 5 

1 5 septembre  : à luy,  à compte  -des  rigolles  qu’il  a 


fait  dans  le  parc  de  Meudon 1 5ott 

Somme  de  ce  chapitre 653 1*1  85  à'1 


CHARPENTERIE. 

28  avril -8  décembre  : à Jean  Malet,  charpentier, 
sur  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fait  à Meudon 
(7  p.) iA5o« 

COUVERTURE. 

6 janvier-i  3 octobre  : à Jacques  LelonO,  couvreur, 
pour  l’entretien  des  couvertures  de  Meudon  pendant 
les  six  derniers  mois  1696  et  les  six  premiers  1697 

(A  p.) 

9 juin- 8 décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  cou- 
verture qu’il  a fait  à Meudon  et  Chaville,  outre  son 

entretien,  pendant  l’année  1696  (3  p.) 55o11 

6 janvier  : à Nicolas  Roussel,  couvreur  en  chaume, 
pour  la  couverture  de  paille  longue  qu’il  a fait  et  fourni 

à la  deuxième  glacière  de  Meudon 7°^ 

A Antoine  Diettre,  couvreur  en  chaume,  pour  la 
couverture  de  paille  longue  par  luy  faite  et  fournie  à 

la  glacière  de  Chaville 6AH 

Somme  de  ce  chapitre 1 a3Att 

MENUISERIE. 

28avril-io  novembre:  à Louis  Nivet,  menuisier,  à 
compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  à Meudon 

(10  p.) ig°o« 

t3  octobrc-io  novembre  : à Denel,  menuisier,  sur 
les  ouvrages  do  menuiserie  qu’il  fait  à Meudon  (3  p.).  • 

6oott 

1 3- 27  octobre  : à Pierre  Veydeau,  menuisier,  sur 

ses  ouvrages  de  menuiserie  à Meudon a5ott 

3 février- 22  décembre:  à Tarnot,  menuisier,  pour 
ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a fait  à 
Meudon  depuis  le  mois  de  décembre  1696  et  pendant 

l’année  1697  (10  p.) 7aatt  i3s 

1 7 mars  : à luy,  pour  l’entretien  des  trois  chaloupes 

de  Meudon,  pendant  les  six  derniers  mois  1696 

3 7tt  10’ 
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12  may -9  juin  : à luv,  pour  la  fourniture  et  réla-  j 
blissement  des  caisses  des  orangeries  de  Meudon  (2p.).  j 

a84«  105  I 

Somme  de  ce  chapitre 3794^  1 3J 

SERRURERIE. 

6 janvier- 23  juin  : à Pierre  Roger,  serrurier,  parfait 
payement  de  45e  itt  1 is  pour  les  ouvrages  de  serrurerie 
qu’il  a fait  à Meudon  pendant  l’année  1696  (11  p.).  . . 
2 1 7itt  1 1“ 

7 juillet- 22  décembre:  à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  l’année  1697  (19  P-) 2000^ 

17  février  : à Adrien  Gaillard,  serrurier,  pour  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  de  neuf  et  rétablis  à 
Chaville  pendant  les  cinq  derniers  mois  1696.  io8tt  5“ 

29  septembre -8  décembre:  à luy,  pour  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a fait  pendant  la  présente  année  1697 

(3  p.) 44 5tt  is 

26  may  : à Antoine  Dupuis,  serrurier,  pour  réparations 
faites  aux  équipages  des  fontaines  de  Meudon.  . iott  6S 
9 juin- 10  novembre:  à Fordrin,  serrurier,  pour  les 
couronnes  dauphines  qu’il  a faites  pour  les  grilles  de 

Meudon  (5  p.) 612^ 

23  juin  : à Jacques  Lamrert,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  6 3 1 ++  i6s  à quoy  montent  les  ouvrages  de  ser- 
rurerie qu’il  a fait  à Choisy,  au-delà  de  son  entretien , 


en  i6g4  et  1695 i8itti6’ 

24  novembre  : à Thomas  Vallerand,  serrurier,  pour 

deux  poésies  qu’il  a posez  à Meudon i5tt  io* 

Somme  de  ce  chapitre 6o44N 

VITRERIE. 


6 janvier- 17  février  : à Nicolas  Pougeois  , vitrier, 
parfait  payement  de  689+*  105  8d  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  vitrerie  qu’il  a fait  à Meudon  pendant  les  quatre 
derniers  mois  1696  (3  p.) 53gtt  ios  8d 

1 4 avril  - 2 2 décembre  : à luy,  sur  sesdits  ouvrages  et 

réparations  de  vitrerie  à Meudon  et  Chaville  pendant  la 
présente  année  1697  (8  p.) 1195*+  i6!  nd 

Somme  de  ce  chapitre i735tt  7’  7d 

PAVÉ. 

2 3 juin  - 27  octobre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur  les 

ouvrages  et  réparations  de  pavé  qu’il  a fait  à Meudon 
en  1697  (10  p.) iooott 

OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  DE  BRONZE. 

22  décembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  sur  les 
ouvrages  qu’il  a faits  et  rétablis  à Meudon  en  169G.  i5ott 


27  octobre- 22  décembre  : à Lociion,  ébéniste  et  fon- 
deur, à compte  des  veronits  à ressort  qu’il  a alongez  sur 
les  serrures  et  targettes  des  portes  des  appartemens  de 


Meudon  (2  p.) 2 5ott 

Somme  de  ce  chapitre 4oott 


GROSSE  PEINTURE. 

3i  mars-i  0 novembre:  à Estienne  Rourgault, peintre, 
à compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  fait  à 
Meudon  (4p.) 45ott 

VERNY. 

1 2 may  : au  nommé  Ciron,  vemisseur,  pour  ouvrages 

de  verny  d’esprit  de  vin  qu’il  a fait  au  château  de 
Meudon  au  mois  d’avril  dernier 7 o++  A s 

DORURE. 

3i  mars:  au  nommé  Choulier,  doreur,  sur  les  ou- 
vrages qu’il  a fait  à Meudon îoo+t 

SCULPTURE. 

2 4 novembre  : à Rertin,  sculpteur,  pour  réparations 

de  sculpture  qu’il  a fait  aux  appartemens  de  Meudon 
au  mois  d’octobre  dernier.  20ti 

MARBRERIE. 

3 mars- 10  novembre  : à Hubert  Misson,  marbrier, 

à compte  des  ouvrages  de  marbrerie  qu’il  a fait  à Meudon 
(3p.) 3 06* 

DJ  YEUSES  DÉPENSES. 

8 décembre  : à Rriot,  miroitier,  pour  les  glaces  qu’il 
a nettoyées,  déposées  et  reposées  à Meudon  au  mois 
d’octobre  dernier 3 2 H i45 

6 janvier  : à Julien  Lorry,  horlogeur,  pour  avoir  en- 
tretenu l’horloge  de  Meudon  pendant  l’année  1696  . . . 
33«75 

17  février:  à Valentin  Lopin,  pour  une  machine  qu’il 

a faite  et  fournie  pour  lever  et  transplanter  les  arbres  en 
motte  à Meudon 1 2 0tt 

12  may  : au  sr  Montaimé,  pour  son  remboursement 
des  dépenses  qu’il  a faites  pour  Meudon  pendant  les 
quatre  premiers  mois  1697 85tt 

26  may  : à Pierre  Varisse,  ramonneur,  pour  les  che- 
minées qu’il  a ramonnées  et  rétablies  à Meudon.  34tt  5S 

18  aoust-8  décembre  : à Louis  Fiat,  fontainier  à 

Chaville,  à compte  de  ses  ouvrages,  outre  son  entretien 

(4  p.) 46itt  85 

ier  septembre  : à Jacques  Thuret,  jardinier,  pour  ou- 

*7- 
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vragês  faits,  au-delà  de  son  entretien,  au  parc  deChavilie 

et  jardin  de  Gaillon âo**  is 

2 2 décembre  : à luy,  pour  les  ravines  qu’il  a rétablies 
dans  l’allée  neuve  et  les  ornières  qu’il  a remplies  dans 
les  allées  du  parc  de  Chaville,  d’Ursine,  sur  la  routte 
du  Roy,  lors  du  dernier  voyage  que  S.  M.  a fait  à Meudon. 

5a**’ 

i5  septembre- 8 décembre  : à Claude  Garnier,  gre- 
netier,  pour  i 07  septiers  de  graine  de  foin  qu’il  a fourni 
pour  semer  les  tapis  de  gazon  des  jardins  de  Meudon 

(3  p.) 5oo** 

29  septembre  : à Chevillard,  fonlainier,  pour  le  loyer 
de  son  logement  pendant  les  six  premiers  mois  1697.  6o** 
8 décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a fait  et  ré- 
tabli à Meudon , outre  son  entretien , pendant  la  présente 

année 46**  io‘ 

2 h novembre  : à François  Sorin,  pour  les  fournitures 
qu’il  a faites  pour  les  chaloupes  de  Meudon.  . . 45**  6J 
22  décembre  : à Etienne  Le  Comte,  charon,  pour  un 
chariot,  un  vindas1  et  autres  ouvrages  qu’il  a faits  et 
fournis  pour  le  transport  des  grands  arbres  de  Meudon. 

4e** 

Somme  de  ce  chapitre  ......  1 552**  i5s 

ENTRETENEMENS  DE  MEUDON. 

6 janvier- 13  octobre  : à la  veuve  Puteaux,  pour  le 
loyer  de  sa  maison  sçize  à Meudon,  occupée  par  les  em- 
ployez aux  Bâtimens  pendant  les  six  derniers  mois  1696 

et  les  six  premiers  1697  (à  p.) 5oo** 

6 janvier- 1 3 octobre  : à la  mère  Besnard,  pour  ses 
apointemens  à cause  du  neltoyement  des  cours  dudit 
château  de  Meudon  pendant  le  dernier  quartier  1696  et 

les  trois  premiers  1697  (à  p-) 3 00** 

A Antoine  Prévost,  preneur  de  taupes,  pour  les  taupes 
qu’il  a prises  à Meudon  et  à Chaville  pendant  le  dernier 
quartier  1696  et  les  trois  premiers  1697  P-)‘  ^76^ 

A Muzard,  garçon  fonlainier  à Meudon,  pour  ses 
apointemens  du  dernier  quartier  1696  et  des  trois  pre- 
miers 1 697  ( 4 p.) 4 00** 

A Hautecampagne,  autre  garçon,  pour  ses  mêmes 

apointements  (à  p.) 4oo** 

6 janvier- 3 1 mars  : à Pierre  Renard,  jardinier,  par- 
fait payement  de  38oo**  pour  l’entretien  des  parterres  et 
orangeries  de  Meudon  pendant  l’année  1696..  . . 45o** 
3i  mars- 1er  décembre  : à luy,  sur  ses  entretiens 
pendant  1697  (t 0 p.) 2800** 

! Un  vindas  était  une  sorte  de  cabestan  servant  à soulever 
et  à transporteries  fardeaux  très  lourds.  ( Dict . de  Trévoux.) 


6 janvier- 3 1 mars  : à Simon  Loing,  parfait  payement 
de  2000**  pour  l’entretien  des  jardins  hauts  et  de  la 
grande  avenue  en  face  du  château  de  Meudon  pendant 

l’année  1696  (4  p.) 5oo** 

28  avril -ier  décembre  : à luy,  sur  ledit  entretien 

pendant  l’année  1697  (9  p.) i35o** 

6 janvier- 3 1 mars  : à Antoine  Chevalier,  parfait 
payement  de  2000**  pour  l’entretien  des  jardins  bas  de 

Meudon  pendant  l’année  1696  (à  p.) 5oo** 

28  avril- 1er  décembre  : à luy,  sur  ledit  entretien 

pendant  l’année  1697  (9  p.) 1800** 

6 janvier- 3i  mars  : à Eustache  Ragon,  parfait  paye- 
ment de  1200**  pour  l’entretien  du  jardin  de  la  petite 

étoile  et  de  la  salle  des  maronniers  (4  p.) 3oo** 

28  avril- ier  décembre  : à luy,  sur  ledit  entretien 

pendant  l’année  1697  (9  p.) ' 81  o** 

6 janvier- 3 1 mars  : à Vincent  Touchard,  parfait  paye- 
ment de  2700*1  pour  l’entretien  des  jardins  de  Chaville 

pendant  l’année  1696  (à  p.) 700** 

28  avril- ier  décembre  : à luy,  sur  ledit  entretien 

pendant  l’année  1697  (9  p.) 1800** 

6 janvier- 3 mars:  à Jacques  Thuret,  parfait  paye- 
ment de  900**  pour  l’entretien  du  grand  parc  de  Cha- 
ville et  jardin  dé  Gaillon  pendant  l’année  1696  (3  p.). . 

» * 200** 

28  avril- ier  décembre  : à luy,  sur  ledit  entretien 

pendant  l’année  1697  (9  p.) 63o** 

(3  janvier- i3  octobre:  à Florent  Beaugendre,  pour 
le  nettoyement  des  cours  de  Chaville  pendant  le  dernier 
quartier  1696  et  les  trois  premiers  quartiers  1697  P*)* 

100** 

20  janvier-  17  mars  : à François  Ragon,  parfait  paye- 
ment de  3ooo**  pour  l’entretien  des  jardins  potagers  de 

Meudon  pendant  l’année  1696  (2  p.) 760** 

1 4 avril- 2 2 décembre  : à luy,  sur  ledit  entretien 

pendant  l’année  1697  (io  p.) 255o** 

20  janvier- 17  mars  : à Julien  Chevillard,  fontainier, 
parfait  payement  de  i3oo**  pour  l’entretien  des  fontaines 

pendant  l’année  1696  (4  p.) 4 00** 

i4  avril-22  décembre  : à luy,  sur  ledit  entretien 

pendant  l’année  1697  (9  P-) 900** 

20  janvier-7  juillet  : à Valentin  Lopin,  autre,  parfait 
payement  de  2 100**  pour  ses  gages,  à 600**  par  an  pour 
les  fontaines,  et  à i5oo**  pour  l’entretien  des  moulins, 

pendant  l’année  1696  (7  p.) 1 100** 

4 aoust-22  décembre  : à luy,  sur  lesdits  entretiens 

pendant  l’année  1697  (6  p.) 900** 

20  janvier- 17  mars  : à André  Boisselet,  jardinier, 
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parfait  payement  de  iooo*+  pour  l’entretien  du  parc 

d’Ursine  à Chaville  (3  p.) 200tt 

i/i  avril- 2a  décembre  : à luy,  sur  ledit,  entretien 

pendant  l’année  1697  (10  P-) 8oo+* 

so  janvier- 17  mars  : à Louis  Fiat,  fontainier  de 
Chaville,  parlait  payement  de  1800*+  pour  lesdits  entre- 
tiens pendant  l’année  1696  (2  p.) 3oott 

là  avril- 32  décembre  : à luy,  sur  lesdits  entretiens 

pendant  l’année  1697  (10  p.) i5oott 

3 février  : à luy,  pour  ouvrages  au-delà  de  son  en- 
tretien, pendant  1696,  aux  fontaines,  grandes  rigolles 
et  aqueducs  de  Chaville 180^  i8s 

Somme  de  ce  chapitre 23/195*+  18' 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

6 janvier- 22  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé a la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  du  château 
de  Meudon  depuis  le  30  décembre  1696  jusqu’au 


ai  décembre  1697  (26  p.) ii8i**i2s6d 

6 janvier  - 10  novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  dans 
le  parc  de  Chaville  depuis  le  mois  de  décembre  1 696 
jusqu’au  mois  d’octobre  1697  (6  p.) 176*+  9“  6d 

Somme  de  ce  chapitre i358**2“ 


RIVIÈRE  D’EURE. 

DIVERSES  DÉPENSES. 

5 may  : à Guillaume  Mascarier  et  autres,  pour  menues 
dépenses  faites  sous  le  sieur  Houry  pour  la  construction 
de  l’aqueduc  de  la  rivière  d’Eure,  depuis  le  1"  janvier 
jusqu’au  à may 22tt 

a3  juin-7  juillet:  à Leger  Tréparis  et  autres,  pour 
menues  dépenses  depuis  le  à may  jusqu’au  6 juillet 

(2  P-) 378*+  5s6d 

1 8 aoust  : a Maximilien  Racine  et  autres,  pour  menues 
dépenses  faites  sur  les  lignes  de  la  rivière  d’Eure  sous  le 
sieur  Houry  depuis  le  5 juillet  dernier  jusqu’au  17  aoust, 
y compris  les  voilures  qui  ont  mené  à Versailles  les  plombs 
qui  avaient  été  mis  en  œuvre  sur  ladite  rivière. 

%7tf  19s  7d 

10  novembre  : a luy,  pour  menues  dépenses  depuis 


3e  17  aoust  jusqu’au  3 novembre Go**  3S  6d 

Somme  de  ce  chapitre g58*+  8!  7d 


APOINTEMENS  D’EMPLOYEZ  À LA  RIVIERE  D’EURE. 

6 janvier -3  février  : au  sieur  Parisot,  chargé  de  la 
direction  des  travaux  de  l’aqueduc  de  ladite  rivière,  pour 


ses  apointemens  des  mois  de  novembre  et  décembre  1696 

(2  P-) Zioo** 

Au  sieur  Houry,  inspecteur  sur  les  lignes  de  ladite 
rivière,  pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps 

(2P-) i5o*t 

3/1  février- 1"  décembre  : à luy,  chargé  de  la  direction 
des  travaux  dudit  aqueduc,  pour  ses  apointemens  du 
mois  de  janvier  au  mois  d’octobre  1697,  à i5oo+*  par  an 

(10  P‘) 1 25ott 

6 janvier-  1e1'  décembre:  au  sieur  Delagrange,  chargé 
de  la  garde  des  matériaux  et  équipages  du  sieur  Le 
Maistre,  entrepreneur  de  la  maçonnerie  de  l’aqueduc 
de  Maintenon,  pour  ses  apointemens  du  mois  de  no- 
vembre 1696  au  mois  d’octobre  1697  (12  p.).  . 6oo*t 
A Legrain,  éclusier  de  ladite  rivière,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (12  p.) 365+t 

Somme  de  ce  chapitre 2 760++ 

GAGES  PAR  ORDONNANCES. 

G janvier- 3 novembre  : au  sieur  Lachambre,  garde  à 
cheval  à Saclay,  qui  a soin  des  rigolles  de  Meudon,  pour 
ses  apointemens  du  mois  de  novembre  1696  au  mois 

d’octobre  1697  (6  p.) 84o** 

A Beaulieu,  autre,  al  étang  de  Vieille-Eglise, pour  ses 

apointemens  pendant  le  même  temps  (6  p.) 5âo** 

A Dutrier,  autre,  à Trappes,  idem  (6  p.) 540** 

A Bernard,  autre,  au  Mesnil,  pouridm  (6  p.).  54o*+ 
A Le  Maistre,  autre,  a un  des  pavillons  de  Trappes, 

pour  idem 54o*+ 

A Martin,  autre,  au  Perray,  pour  idem  (6  p.). . 54o*+ 
A Denis  Rosay,  autre,  au  Préclos,  pour  idem  (6  p.). 

5/iott 

A Lefebvre1,  garde  à pied  à Bue,  pour  idem  (6  p.). 

365++ 

6 janvier- 1 5 décembre  : au  sr  Bonnefonds,  garde- 
magasin  de  l’hotel  de  Vandôme,  pour  ses  apointemens 
du  dernier  quartier  1696  et  ceux  de  l’année  1697  (5  p.) 
11  25** 

G janvier- 1 5 décembre  : au  sieur  Vaillant,  garde- 
magasin  de  Saint-Germain-en-Lave,  pour  ses  apointemens 
des  six  derniers  mois  1696  et  de  l’année  1697  (5  P-)  - • 

io5o*+ 

1 3 janvier:  au  sr  Crescent,  contrôleur,  pour  ses  apoin- 
temens des  trois  derniers  mois  1696,  à 24oo*t  par  an. 

600** 

7 avril -22  décembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 

1 En  marge  du  payement  fait,  le  10  mars,  à Lefebvre,  on 
a écrit  : «mort».  En  mai,  il  est  remplacé  par  sa  veuve. 
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de  l’année  1697,  ® 3ooott  par  an  ( 4 p.) 3ooott 

i3  janvier- i5  décembre  : au  sieur  Lefebvre,  pour 
l’entretien  de  la  Samaritaine  pendant  les  trois  derniers 

mois  1696  et  l’année  1697  P-) 5ooott 

30  janvier- 29  septembre:  aux  Dames  Religieuses  Ca- 
pucines, pour  l’entretien  de  leur  jardin  pendant  les  six 
derniers  mois  1G9O  et  les  six  premiers  1697  (4  p.).  . . 

4oott 

30  janvier:  au  sieur  Mansabt,  premier  architecte  du 
Roy,  parfait  payement  de  2.5oott  pour  ses  apointemens 
tant  ordinaires  qu’extraordinaires  des  trois  premiers  mois 

1 696 1 25ott 

1  7 mars  - 1 5 décembre  : à iuy,  pour  sesdils  apointemens 

pendant  les  neuf  derniers  mois  1696  (6  p.) 7600*+ 

so  janvier-)  5 décembre  : au  sieur  Cauchy,  dessinateur, 
pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois  1 696  et  de 

l’année  1697  (5  P-) i5oott 

Au  sieur  Cailleteau,  dit  L’Assurance,  autre,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (5p.)...  i5oott 
20  janvier-  29  septembre  : au  sr  Cochu,  contrôleur  à 
la  Machine,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois 

1696  et  des  six  premiers  1697  P-) 36oott 

20  janvier- 22.  décembre  : au  sr  Boucault,  garde- 
magasin  à la  Machine,  pour  ses  apointemens  des  trois 
derniers  quartiers  1696  et  du  premier  1697  ( 4 p.)..  . 

poott 

Au  sr  Jumel,  autre  garde-magasin  à la  Machine, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps. . . ( 4 p.) 

goott 

Au  sr  Micuel,  menuisier  à la  Machine,  pour  scs 
apointemens  pendant  le  même  temps  (4p.)....  720+1 
30  janvier  — 1 5 décembre  : au  sr  Gabriel,  contrôleur 
à Chambord,  pour  ses  apointemens  des  trois  derniers 

mois  i6p5  et  de  l’année  1696  (ô  p.) 2 25ott 

30  janvier-6  octobre  : aux  nommez  Paillet,  Veuglest1, 
Cayot,  Houasse  le  neveu  et  Galloche,  Dulin,  Cornical 
et  Coustou,  élèves  peintres,  pour  leur  subsistance  pen- 
dant les  trois  derniers  mois  1696  et  les  neuf  premiers 
1697,  à raison  de  22tt  par  mois  pour  chacun  (ô  p.).  . . 

182  0tt 

20  janvier  : aux  Récolels  de  Versailles,  pour  avoir 

1 C’est Vleüghels  (Nicolas),  plus  tard  directeur  de  l’Aca- 
démie de  Rome  après  Poerson.  Paillet,  Houasse  et  Galloche 
ne  figurent  qu’au  premier  payement,  celui  du  20  janvier, 
pour  la  fin  de  l’année  1696.  A partir  du  9 juin,  ils  sont  rem- 
placés par  Dulin,  Cornical  et  Coustou,  qui  n’étaient  pas  nom- 
més dans  l’article  du  20  janvier  et  ne  comptent  parmi  les 
pensionnaires  qu’à  dater  de  l’année  1697. 


célébré  la  messe  à la  chapelle  de  la  Surintendance  des 

Bâtimens  pendant  1696 25oh 

20  janvier:  à ceux  de  Saint-Germain-en-Laye , pour 
avoir  célébré  la  messe  à la  Machine  pendant  le  même 

temps 1 ooK 

27  janvier- 22  décembre  : au  sr  Perrault,  greffier 
des  Bâtimens,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers 

mois  1696  et  six  premiers  1G97  (ô  p.) 44oott 

27  janvier- 8 décembre  : au  sr  Morlet,  ayant  la 
direction  des  plants,  pour  ses  apointemens  des  six  der- 
niers mois  1696  et  des  trois  premiers  1697  (4  p.)..  • - 

i35o» 

3 février  : au  sr  Parisot,  employé  à Trappes  et  sur 
les  plaines  de  Saclay,  pour  le  suplément  de  ses  apointe- 
mens des  six  derniers  mois  1696,  à 3ooott  par  an, 

n’ayant  été  payé  qu’à  2Ôoott 3oott 

i4  avril- 21  décembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 

de  l’année  1697  P-) 3ooott 

3 février  : au  sr  Hourry,  chargé  de  la  direction  des 
travaux  de  l’aqueduc  de  la  rivière  d’Eure,  par  gratifi- 
cation  - 3oott 

Au  sr  Couplet,  concierge  de  l’Ohservatoire,  pour  ses 

apointemens  de  Tannée  1696 3oott 

Au  sr  Garnier,  sculpteur,  pour  sa  pension  des  six 

derniers  mois  1696 eoott 

10  février-  22  septembre  : au  sr  d’Etrechy,  contrôleur 
à Fontainebleau,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1696 

(4  p.) 36oott 

10  février -22  décembre  : à Rennekin  Sualem,  char- 
pentier liégeois  employé  à la  Machine,  pour  ses  apoin- 
leinens  des  trois  derniers  quartiers  169G  et  du  pre- 
mier 1697  (4p.) i8oott 

2  4 février  - 3 0 octobre  : au  sr  Lefebvre,  contrôleur 
général , en  considération  du  séjour  qu’il  fait  à Versailles 
et  du  service  actuel  qu’il  rend  dans  les  bâtimens,  pour 
ses  apointemens  pendant  les  trois  derniers  quartiers 
1696  (3  p.) 375ott 

2 4 février -1 4 juillet:  au  sr  Antoine,  pour  la  pension 

que  le  Roy  a accordée  à son  fils,  pour  les  six  derniers 
mois  1696  et  les  six  premiers  1697  (2  p.) 5oott 

3 mars-17  novembre:  au  sr  Lhuillier,  inspecteur  à 

Meudon , pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  quar- 
tiers 1696  (3  p.) i35ott 

Au  sr  Duchiron,  employé  au  magasin  des  plombs, 
pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois  1696  et 

des  six  premiers  1697  (3  p.) iooott 

A Deslouyt,  employé  au  magasin  des  démolitions , 

pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (3p.).. 
poo+t 
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io  mars -ier  décembre:  au  s1'  Andrieu,  loiseur,  pour 
ses  apoinlemens  des  trois  derniers  mois  1696  et  des  six 

premiers  1697  P*) i5oott 

Au  sr  Andrieu  fils,  aydanl  an  toisé  des  terres,  pour 
ses  apoinlemens  pendant  le  même  temps  (3  p.). . 273** 
10  mars-17  novembre:  au  sr  Labbé,  ayant  le  soin 
de  visiter  les  ouvriers  à Paris,  pour  ses  apointemens 

pendant  le  même  temps  (3p.) i35ott 

Au  sr  Le  Court,  contrôleur  à Monceaux,  pour  ses 
apointemens  des  six  derniers  mois  169b  et  des  trois 

premiers  1697  (3  p.), 1120** 

A Henry  Fossier,  garde-magasin  des  démolitions, 
pour  ses  appointemens  des  trois  derniers  quartiers 

1 696  (3p.) 1 1 25tt 

A Jean-Daniel  Fossier,  garde-magasin  des  marbres, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (3  p.). . . 

6oott 

A Michel  Fossier,  toiseur  des  marbres,  pour  idem 

(3p.) A5ott 

17  mars- 2 A novembre  : à Laboulaye,  employé  aux 
vitres,  pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois 

1696  et  des  six  premiers  1697  (3  p. ) 675** 

Au  sr  Legoux,  employé  à Saclé,  pour  ses  apointemens 

des  trois  derniers  mois  1696  et  des  six  premiers  1G97 

(3p.) 900** 

2 4 mars- a A novembre:  au  sr  Perrot,  inspecteur  à 
Trianon , pour  ses  apoinlemens  pendant  le  même  temps 

(3  p.) 9°°tt 

Au  sr  Michelet,  employé  au  poids  du  fer,  pour  ses 
apoinlemens  pendant  le  même  temps  (3p.)....  900** 

3l  mars  - 2 0 décembre  : au  s1'  de  Bourges,  médecin 
des  Bâtimens,  pour  sa  pension  de  l’année  1697  (A  p.) 

2000tt 

Au  sr  Marchand,  pour  ses  apointemens  de  l’année 

1 697  (A  p.) . îooot» 

Au  s1'  Jolly,  pour  ses  apointemens  pendant  le  même 

lemps  (A  p.) 2000^ 

Au  sr  Frosne,  pour  ses  apoinlemens  de  la  même 
année,  y compris  6oott  pour  ceux  de  son  commis  pen- 
dant led.  temps  (A  p.) 3600** 

Au  sr  Chupin,  pour  ses  apoinlemens  pendant  lad. 

année  1697  (^  P-) 2000** 

Au  sr  Sinfray,  pour  idem  (A  p.) 3ooo** 

Au  s'Mesmyn,  pour  idem  (A  p.) Aooo** 

Au  sr  Marigner  , pour  ses  apointemens  pendant  lad. 
année  1697,  y compris  son  logement  et  les  frais  de  son 

bureau  (A  p.) Aooo** 

20  décembre:  à luy,  pour  les  apointemens  de  son 
commis  pendant  l’année  1697 600** 


3i  mars -8  novembre  : à la  veuve  Desjardins,  con- 
cierge de  la  Surintendance,  pour  ses  apoinlemens  de 

l’année  1697  ( A p.) Aoo** 

3i  mars- 22  décembre  : à Louis-Clément  Garnier, 
jardinier  de  la  pépinière  duRoulle,  pour  ses  apointe- 
mens des  six  derniers  mois  1696  et  des  six  premiers  1697 

( A p.) 1200** 

Au  sr  Philippe,  inspecteur  à lad.  pépinière,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (A  p.).  . . . 900** 
Au  sr  Germain,  inspecteur  à cheval  sur  les  plans  et 

pépinières,  idem,  (A  p.) 1200** 

7 avril -1  3 octobre  : au  sr  Desgodets,  contrôleur  à 
Paris,  pour  ses  apointemens  des  trois  premiers  quar- 
tiers 1697  (3  p.) 225ott 

26  mav- 8 décembre  : à luy,  pour  les  apointemens 
de  son  commis  pendant  le  même  temps  (3p.)...  760** 
7 avril -8  septembre:  au  sr  de  Rusé,  contrôleur  à 
Marly,  pour  ses  apoinlemens  des  trois  derniers  quartiers 

1696  (3  p.) 2700** 

17  novembre  : à luy,  pour  les  gages  de  son  commis 

pendant  l’année  1 696 900*1 

7 a vril  — 1 5 décembre  : an  sr  Lescuyeh,  dessinateur  à 
Marly,  pour  s°s  apointemens  des  trois  derniers  mois 

'1G96  et  des  neuf  premiers  1697  (A  p.) îooo** 

Au  sr  Jaques  Montreuil,  inspecteur  à Marly,  pour 
ses  apointcmenls  pendant  le  même  lemps  (A  p.).  900** 
A François  Gallin,  piqueur  à Marly,  pour  ses  apoin- 
lemens pendant  le  même  temps  (A  p. ) 600** 

A Guillaume  Créant,  inspecteur  à Saint-Germain-en- 

Laye,  pour  idem  (A  p. ) 60  o** 

A Claude  Dodve,  inspecteur  à Marly,  pour  scs  apoin 

temens  de  l’année  1697  (A  p.) A32** 

A Estienne  Larue,  inspecteur  aux  aqueducs  du  fonds 
de  Retz,  pour  ses  apointemenls  pendant  le  même  lemps 

( A p.) » 36o** 

21  avril- 21  décembre:  au  sr  Jumel,  inspecteur  sur 

les  travaux  de  Trappes,  pour  idem  (A  p.) 900** 

21  avril-ier  décembre  : au  sr  Villiard,  préposé  aux 

eaux  bonnes  à boire,  pour  ses  apoinlemens  des  trois 
derniers  mois  169G  et  des  six  premiers  1697  (3  p.).  . 

900** 

21  avril-i5  décembre:  au  sr  Jouvenet,  peintre,  pour 
sa  pension  des  trois  premiers  quartiers  1696  (3  p.). . . 

900** 

Au  sr  Delafosse,  autre,  pour  les  trois  premiers  quar- 
tiers de  sa  pension  de  l’année  1696  (3  p.). . . . 1 120*1 
Au  sr  Coypel  père,  autre,  pour  sa  pension  des  trois 
derniers  mois  1696  et  des  six  premiers  1697  (A  p.). . . 
1900** 
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28  avril -8  décembre  : au  sr  Lambert,  contrôleur, 
pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois  1696  et 

des  six  premiers  1697  (3  p.) 3ooott 

2 avril -ier  décembre  : au  sr  Delacroix,  employé  dans 
le  parc  de  Versailles,  pour  ses  apointemens  des  trois 
premiers  quartiers  de  l’année  1697  (3  p.)  • • • • . 900++ 
28  avril -1  A juillet:  à Olivier  Fleurant,  fils  d’OnviER 
Fleurant,  vivant  jardinier  à Trianon,  pour  l’année 

1696  de  la  pension  de  3oott  par  an  qui  luv  est  accordée 

par  le  Roy  (2  p.) 3oott 

26  may  : au  sr  Magny,  aumosnier  des  Bâtimens,  pour 

sa  pension  de  l’année  1697 35o+l 

26  may-iô  décembre  : au  sr  La  Barrière,  pour  les 
voyages  qu’il  a fait  pour  lesd.  Bâtimens  pendant  l’année 

1 697  ( 2 p.) 1 200*+ 

23  juin-i5  décembre:  au  sr  Houasse,  peintre,  pour 

sa  pension  des  six  derniers  mois  1 696  (2p.)....  5oo+l 
A avril  : à Dorbay,  architecte,  pour  ses  gages  du 

troisième  quartier  1696 5oott 

25  aonst-i 5 décembre  : au  sr  Cosette,  commis  au 
bureau  de  la  Surintendance  des  Bâtimens,  pour  ses 

apointemens  de  l’année  1697  (2  p.) 600*+ 

1e1  décembre:  à Le  Bled,  portier  de  l’hôtel  de  Li- 
moges, pour  ses  gages  du  deuxième  quartier  1697.  91++ 
A Le  Brun,  portier  de  l’hôtel  des  Inspecteurs,  pour 

ses  gages  idem 91+1 

1e1'  février  1698  : au  sr  Caillet,  notaire  des  Bâtimens, 

pour  sa  pension  de  l’année  1697 Aool+ 

A Jacques  Thuret,  horlogeur,  retenu  pour  entretenir 
toutes  les  pendules  des  bâtimens,  tant  à Paris  qu’à 

Versailles,  pour  ses  gages  de  l’année  1O97 3oo++ 

16  avril  1698  : au  sr  Lachevalleraye,  concierge  du 
château  de  Madrid , pourses  gages  de  l’année  1697.  i5ott 
Somme  de  ce  chapitre 1 2 1 057*1 

GAGES  D’INVALIDES  ET  INSPECTEURS. 

6 janvier -8  décembre  : au  sr  La  Rue,  ayant  la  garde 
et  inspection  de  la  statue  équestre  du  Roy  à l’hôtel  de 
Vandôme,  pour  ses  gages  du  mois  de  décembre  1696 
au  mois  de  novembre  1697,  ® aoJ par  jour  ( 1 2 p.).  . . 

365++ 

A Robert  de  France,  dit  La  France,  soldat  invalide, 
ayant  l’inspection  des  ouvrages  de  la  grande  église  des 
Invalides,  pour  ses  gages,  à raison  de  20’ par  jour,  pen- 
dant le  même  temps  (12  p.) 280++ 

Au  sr  Masson,  inspecteur  à Vincennes,  pour  ses  gages 

pendant  le  même  temps,  à 3oa  par  jour  (12  p.) 

5Ô7tt  io* 


Au  sr  Carlier  l’aîné,  dessinateur,  pour  les  journées 
qu’il  a esté  employé  à dessiner,  à 5o"  par  jour,  pour  le 
service  des  Bâtimens,  pendant  lcd.  temps,  y compris 

6+1  i6s  de  menus  frais  (12  p.) 728+19" 

Au  sr  Nyon,  inspecteur  à Chaville,  pour  ses  gages,  à 
3o!  par  jour,  pendant  le  même  temps  (12  p.).. . . 5Ao++ 
6 janvier- 8 septembre  : à Contât,  portier  de  l’Ob- 
servatoire,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 
1696  et  des  trois  premiers  1697,  y compris  3 o++  pour 

son  justàcorps  des  livrées  du  Roy  ( A p.) 23o++ 

6 janvier-i3  octobre  : à la  veuve  Bailly,' portière  de 
la  Savonnerie,  pour  ses  gages  des  deux  derniers  quar- 
tiers de  l’année  1696  et  du  deuxième  quartier  1697,  y 
compris  3o++  pour  le  blanchissage  des  linges  de  la  cha- 
pelle pendant  l’année  1696  (3  p.) 2 55++ 

6 janvier- 3 novembre  : à Guillaume  Ramsay,  dit 
Huile,  soldat  invalide  employé  au  château  de  Monceaux, 
pour-  ses  gages  du  mois  de  novembre  1696  au  mois 

d’octobre  1697  (6p.) 365++ 

1 3 janvier-29  décembre  : au  sr  Tanevot  le  fils, 
employé  dans  le  jardin  de  Versailles,  pour  ses  gages  du 
mois  de  décembre  1696  et  de  Tannée  1697  (12  p.). . . 

59A++ 

i3  janvier- 6 octobre  : à Louis  Baccary,  dit  Dilligent, 
employé  à Marly,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier 

1696  et  trois  premiers  1697  (A  p.) 36o++ 

17  février:  à Michel  Jumel,  dessinateur,  pour  avoir 
dessiné  au  bureau  des  plans  des  Bâtimens  pendant  les 

mois  de  novembre  et  décembre  1696 g 1 ++  105 

3 mars-aoust  : à Le  Brun,  portier  de  l’hôtel  des 
Inspecteurs , pour  ses  gages  des  trois  derniers  mois  1696 

et  trois  premiers  1697  (2p.) 182++ 

A Le  Bled,  portier  de  l’hôtel  de  Limoges,  pour  ses 

gages  pendant  le  même  temps  (2p.) 182++ 

17  mars -10  novembre  : à Monplaisir,  soldat  inva- 
lide à Fontainebleau,  pour  ses  gages  du  mois  de  janvier 

au  mois  d’octobre  1697  (8  p.) 3oA*+ 

1er  septembre  : à Roland  Loiseau,  dit  Champigny,  et 
Jean  Bernard,  dit  La  Finesse,  qui  ont  veillé  à la  garde 
de  la  pharmacie  et  démonstration  du  Jardin  royal  pen- 
dant 38  journées,  à 20"  par  jour  pour  chacun. ...  76++ 
27  octobre:  à Robert  Aumont,  employé  à la  statue 
équestre  de  la  place  Vendôme,  pour  ses  gages,  à 205  par 


jour A 1 1+ 

Somme  de  ce  chapitre 5i  Ai+l  9" 
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6 janvier  : à Muzar,  fontainier,  par  gratification , en 
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considération  des  visites  qu’il  fait  dans  l’aqueduc  qui 
conduit  l’eau  de  la  Machine  sur  la  butte  Montboron.  . . 

5ott 

A Jean  Gâlland,  garçon  du  magasin  des  démolitions 
à Versailles,  qui  a esté  voilé  en  allant  la  nuit  à Paris 
pour  le  service  des  Bâtimens,  par  gratification..  . . 3ott 
Au  sr  Imfray,  commis  à la  poste  de  Versailles,  par 
gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a pris  des 
lettres  et  paquets  concernant  les  Bâtimens  pendant  1696 

ioott 

i3  janvier:  à Contât,  portier  de  l’Observatoire,  par 

gratification  pour  l’année  1696 ioott 

A Loris  Baccary,  dit  Dilligent,  employé  à Marly, 

idem 60^ 

Au  s'  Chuppin,  dessinateur,  par  gratification  , en  consi- 
dération de  plusieurs  ouvrages  qu’il  a esté  obligé  de 
faire  pour  lever  et  dessiner  des  plans  en  1696.  . 200^ 

20  janvier  : à la  veuve  Desjardins,  concierge  de  la 

Surintendance,  par  gratification ioott 

A Le  Tellier,  cabarettier  à Marly,  par  gratification 
et  pour  l’indemniser  de  ce  que  l’on  l’a  obligé  de  sortir 
de  sa  maison  et  d’en  transporter  ailleurs  son  vin  et  ses 

meubles 100+t 

20  janvier  : au  sr  Masson,  inspecteur  à Vincennes, 

par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a pris  des 
avenues  de  Vincennes  pendant  les  huit  derniers  mois 

1696 ioott 

Au  sr  Maheu,  idem,  en  considération  du  séjour  qu’il 
a esté  obligé  de  faire  à Mcudon  pour  les  plants  de 

Monseigneur ioott 

A GlU.ES  La m botté , charpentier  Liégeois,  par  gratifi- 
cation pour  les  soins  qu’il  a eu  d’aller  chercher  des  bois 
et  autres  voyages  qu’il  a fait  pour  les  besoins  de  la 

Machine  en  1696 75H 

A Nicolas  Prouvais,  charpentier,  par  gratification  à 
cause  des  services  qu’il  rend  actuellement  pour  la 

Machine ioott 

A la  veuve  La  France,  portière  de  l’atelier  du 
Louvre  du  costé  de  Saint-Germain-de-i’Auxerrois,  par 

gratification 5ott 

3 février  : à Michel  Bray,  jardinier  de  Bailly,  qui 
s’est  blessé  en  redressant  un  arbre  dans  l’avenue  de  Ville- 

preux,  idem a 5*+ 

Au  sr  Cottart,  architecte,  par  gratification,  pour  luv 
donner  moyen  de  subsister,  et  ce  pour  l’année  1696.  . . 

3oott 

17  février  : à Henry  Le  Vanneur,  garde-cignes  de- 
puis Surenne  jusqu’à  Rouen,  par  gratification  pour  1696 
. , 1 5ott 
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Au  sr  Villiard,  par  gratification,  en  considération  de 
l’inspection  qu’il  a eu  sur  les  ouvrages  de  pavé  pendant 

l’année  1696 3oott 

Au  sr  Perrot,  inspecteur  à Trianon,  par  gratification, 
en  considération  des  dépenses  extraordinaires  qu’il  a été 
obligé  de  faire  pour  le  service  de  S.  M.  pendant  l’année 

1696 200tt 

aâ  février  : au  sr  Michelet,  par  gratification,  en 
considération  du  soin  qu’il  a pris  de  la  menue  serrurerie 
dans  les  dehors  de  Versailles,  dans  le  château  et  à Tria- 
non pendant  1696.  3oott 

Au  sr  La  Boulaye  , employé  aux  vitres , idem , pour  le 
soin  qu’il  a eu  du  sable  de  rivière  et  du  ramonnage  des 

cheminées  pendant  1696 3oott 

3 mars  : au  nommé  Coudray,  sculpteur,  travaillant 

sons  le  s1'  Coisevox,  par  gratification 75tt 

A Denis  Anceau,  fontainier,  idem ioott 

A Lassu,  forgeron,  par  gratification,  en  considération 
du  soin  qu’il  a pris  pour  racommoder  les  manivelles  de 
la  Machine,  y compris  les  frais  qu’il  a fait  pour  venir  à la 
Machine  et  s’en  retourner  chez  luy  en  Tiérache.  . 100 
3-io  mars  : à Pasquier  Souchet,  pour  la  gratifica- 
tion qui  luy  a esté  accordée  par  S.  M.  pendant  l’année 
1O96,  en  considération  du  soin  qu’il  a eu  des  orangers 

de  Fontainebleau  ( 2 p.) 3oott 

22  septembre  : à luy,  à compte  de  sa  pension  pen- 
dant l’année  1697 i5o*t 

‘17  mars  : au  sr  Germain,  inspecteur  à cheval  sur  les 

plants  et  pépinières,  par  gratification i5ott 

Au  sr  Laporte , peintre , par  gratification 3ooW 

Au  sr  Wauin  , pour  plusieurs  vérifficalions  qu’il  a faites 
à la  Chambre  des  Comptes  sur  les  anciens  comptes  des 

bâtimens i5ott 

A Pierre  Largoüette,  serrurier  de  la  Machine,  par 

gratification,  à cause  de  ses  services 60+* 

01  mars  : à François  Desciiamps,  marbrier,  par  grati- 
fication et  pour  luy  donner  moyen  de  se  faire  passer 

maître  marbrier 2iott 

îâ  avril  : à Pierre  Barbier,  jardinier,  qui  s’est  blessé 

en  élaguant  les  arbres  à Versailles 1 5+t 

21  avril  : à Jaques  Buiretie,  sculpteur,  professeur  en 
l’Académie  de  peinture  et  sculpture,  par  gratification , en 
considération  de  l’état  où  il  est  avant  perdu  la  veiie  . . . 

1 5ott 

28  avril  : à Louis-Clément  Garnier,  jardinier  de  la 

pépinière  du  Roulle,  par  gratification 2 0 0tt 

Au  sr  Piiilippes,  inspecteur  à lad.  pépinière,  par  gra- 
tification  îootf 

12  may  : à Guillaume  Créan,  inspecteur  à Saint- 

18 
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Germain -en-Laye,  idem  en  considération  du  travail  extra- 
ordinaire qu’il  fait  à Saint-Germain-en-Laye . . . . iooti 

Au  sr  Legoux,  employé  à Saclay,  idem qott 

A la  veuve  du  nommé  Lefebvre,  garde  à Bue,  par 
gratification,  en  considération  des  accomodemens  qu’elle 
a fait  faire  à son  logement  à l’aqueduc  de  Bue,  à la 

charge  qu’elle  ne  touchera  à rien ioott 

19  may:  au  s'  Villiard,  pour  avoir  esté  à Fontaine- 
bleau faire  trois  cadrans  au  soleil 1 5ott 

Au  sr  Peron,  concierge  de  l’Académie  de  peinture  et 
sculpture  établie  au  Louvre,  par  gratification,  en  considé- 
ration du  service  qu’il  a rendu  à lad.  Académie  pendant 

1696 . ioott 

2 3 juin  : à Le  Cocuois,  garde-cignes  sur  la  rivière 
de  Seyne  depuis  Gorbeil  jusqu’à  Saint-Cloud,  par  gra- 
tification pendant  l’année  1696 t5ott 

28  juillet  : à Jean  Déroché,  garçon  plombier  à Saint- 

Germain,  par  gratification 20H 

A aoust  : à La  Violette,  garde-magasin  du  canal  de 
Versailles,  pour  les  frais  de  déchargeage  et  voitures,  du 
pont  de  Marly  aud.  canal , des  cordages  et  ustencils  en- 
voyez du  Havre,  et  pour  ses  voyages  et  soins  extraor- 
dinaires  5ott 

1 2 aoust  : au  s’  Robelin  , ingénieur  du  Roy,  ayant  la 
direction  du  grand  aqueduc  de  Maintenon,  68oott  pour, 
avec  6ooott  qui  luy  ont  esté  payez  en  augmentations  de 
gages,  faire  1 2800**  que  le  Roy  luy  a accordé  par  gratifi- 
cation, en  considération  de  ses  services  et  pour  l’indem- 
niser d’une  promesse  de  pareille  somme  qu’il  avoit  du 
feu  sr  Manessier,  ci-devant  trésorier  des  Bàtimens,  dont 
il  n’a  pu  estre  payé,  étant  mort  insolvable  ....  68oott 
Au  sr  Sinfray,  par  gratification , en  considération  du 
soin  qu’il  a pris,  depuis  l’année  1693  jusqu’à  présent,  de 
la  discution  des  efifects  du  feu  sr  Manessier,  cy-devant 
trésorier,  mort  relicataire  au  Roy  de  sommes  considé- 
rables  AoooH 

18  aoust  : à Jacques  Montreuil,  ayant  soin  des  ma- 
gasins de  Marly,  par  gratification ioott 

Aux  nommez  Boulanger,  Galand  et  Le  Basque,  gar- 
çons du  magasin  des  démolitions  de  Versailles,  par  gra- 
tification  ; ioott 

2.5  aoust  : à Nicolas  Manessier,  charpentier,  et  Jac- 
ques Douville,  calfateur,  servans  au  canal  de  Versailles, 
par  gratification,  en  considération  de  plusieurs  voyages 
qu’ils  ont  faits  à Meudon  pour  y racomoder  les  cha- 
loupes  Aott 

A François  Lavechef,  dit  Duparc,  jardinier  du  châ- 
teau neuf  de  Saint-Germain-en-Laye,  par  gratification, 


en  considération  des  fruits  nouveaux  qu’il  a donnez  au 

Roy i5ott 

Au  nommé  La  Rue,  par  gratification,  en  considération 
de  plusieurs  plans  qu’il  a faits  pour  le  service  du  Roy . . 

200*1 

1er  septembre  : à Jubin,  jardinier  de  Luxembourg, 

par  gratification , pour  quelques  petits  maronniers  qui 
estoient  dans  le  jardin  de  Luxembourg,  qui  ont  été  pris 

pour  le  service  du  Roy 200^ 

8 septembre  : au  sr  Merlin,  i5ott  que  le  Roy  luy 

a accordé  par  gratification,  pour  aucunement  l’indem- 
niser du  logement  qu’il  n’a  plus  dans  les  galleries  du 

Louvre i5ott 

22  septembre  : au  sr  Corneille,  peintre,  par  gratifi- 
cation  3oott 

29  septembre  : à la  veuve  Lasalle,  concierge  de  la 
Suriutendance  des  bàtimens  à Fontainebleau,  par  gra- 
tification  . . . 10  0^ 

6 octobre  : à Louis  Baccary,  dit  Dilligent,  soldat 

invalide,  employé  à Marly,  idem 5ott 

27  octobre  : à La  Rue,  employé  à la  garde  et  inspec- 
tion de  la  figure  équestre  du  Roy  de  la  place  de  Ven- 
dôme, idem i5ott 

A La  Violette,  garde  du  pont  de  Bue,  idem.,  . . 5oH 
A Bernard,  garde  au  Menil,  idem 5ott 

7 novembre  : à Rbmy  Denis,  fontainier  à Trianon, 

pour  avoir  rétably  les  carreaux  de  fayence  des  cascades 
de  Trianon , idem 1 So11 

A Maisonneuve,  garçon  fontainier,  pour  avoir  aydé 

au  même  travail Ao*t 

A Desjardins,  autre,  pour  idem Aott 

2 A novembre  : aux  palfreniers  des  écuries  du  Roy, 
pour  les  fumiers  qui  leur  ont  esté  pris  .pendant  1697 

pour  les  parquets  de  Fontainebleau 77** 

A Bertrand  Charles,  garde  à Bue,  par  gratification, 
en  considération  d’une  grosse  maladie  qu’il  a eu.  6ott 
Au  sr  Le  Roux,  maître  des  matelots  sur  le  Canal,  poul- 
ies services  extraordinaires  qu’il  a rendu  pendant  trois 
mois,  y compris  le  séjour  de  S.  M.  à Fontainebleau,  les 
soins  qu’il  a eus  et  les  voyages  qu’il  a esté  obligé  de 
faire  pour  la  conduite  des  barques  aud.  Fontainebleau.. 

Aoo1* 

A Menessier  et  Douville,  charpentiers  du  canal  de 
Versailles,  chacun  70^,  par  gratification,  pour  le  service 
extraordinaire  qu’ils  ont  rendu  pendant  5o  jours,  y 
compris  le  séjour  de  S.  M.  à Fontainebleau,  les  peines 
qu’ils  ont  eu  et  les  voyages  qu’ils  ont  fait  pour  conduire 
les  barques  aud.  Fontainebleau iAoH 
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A Georges  Renault,  matelot,  pour  même  service 

extraordinaire  pendant  pareil  temps 5o^ 

A Trevan  et  Busigny,  autres  matelots,  chacun  Ao++, 

pour  môme  service  pendant  38  jours 8o*+ 

A Savarï,  autre  matelot,  pour  môme  service  pendant 

trois  mois 8o++ 

A décembre  : au  sr  Jolly,  par  gratification,  en  consi- 
dération de  sa  maladie 3oo*+ 

Au  sr  Tailly,  idem,  en  considération  du  soin  qu'il  a 
pris  pour  faire  entretenir  les  routtes  et  fossez  de  la  forest 

de  Compiègne  pendant  1696 i5o*+ 

A la  veuve  Desjardins,  concierge  de  la  Surintendance 

à Versailles,  par  gratification ioo++ 

A décembre  : à Nicolas  Prouvais,  charpentier  de  la 
Machine,  en  considération  des  soins  qu’il  prend  actuel- 
lement  100*+ 

A Pierre  Largouette,  serruiier,  idem  à cause  du  ser- 
vice qu’il  rend  à lad.  Machine 6o*+ 

i5  décembre  : au  sr  Crescent,  controlleur,  idem,  pour 
les  voyages  qu’il  a fait  dans  la  forest  de  Compiègne, 
pour  la  visite  des  fossez  et  des  ponts  qui  y sont  en  grand 

nombre,  où  il  a employé  plusieurs  journées 3oo++ 

A Comtat,  portier  de  l’Observatoire,  par  gratification. 

: i5o++ 

22  décembre  : au  sr  Lefebvre,  par  gratification , en 
considération  des  feux  d’artifice  qu’il  a fait  à la  Sama- 
ritaine pour  la  Paix 200++ 

À Charles  Laurens,  idem,  à cause  des  soins  qu’il  a 
pris  de  faire  rétablir  l’acqueduc  qui  conduit  les  eaux  de 
la  Selle  à la  Machine  pendant  les  mois  d’aoust  et  sep- 
tembre dernier.  . (io*+ 

A Garnier  , jardinier  du  Roulle , gratification  de  1697. 

200++ 

Au  sr  Philippe,  inspecteur,  pour  idem ioo++ 

Somme  de  ce  chapitre 20887*+ 

ENTRETIEN  DES  MAISONS  ROYALLES. 

i3  janvier- 22  décembre  : à Bacoüel,  portier  du 
Cours-la-Reyne  du  côté  de  Chaillot,  pour  ses  apointe- 
mens  des  neuf  derniers  mois  1696  et  de  l’année  1697, 

à i5o*+ par  an  (3  p.  ) . . 262+*  io5 

A luy,  comme  garde  des  avenues  des  Thuiileries, 

pendant  les  années  169b  et  1697  (3  p.) 200** 

A Germain,  autre  portier  du  Cours-la-Reyne  du  costé 
des  Thuiileries,  pour  ses  apointemens  des  neuf  derniers 

mois  1696  et  de  l’année  1697  (3p.) 262*+  ios 

27  janvier-  ier  décembre  : à Louis  de  la  Lande,  jar- 
dinier, pour  l’entretien  de  l’orangerie  de  Saint-Germain- 


en-Laye  et  palissades  du  parterre  pendant  les  neuf  der- 
niers mois  1696  et  partie  de  l’année  1697  (12  P-)--  • • 

• 1202*+  i55 

A luy , pour  l’entretien  du  Boulingrin , pendant  pareil 

temps  (9p.) 8io++ 

27  janvier- 2 A mars  : à la  veuve  Jean  de  la  Lande, 
parfait  payement  de  ioi2*+ios  pour  l’entretien  du 
grand  parterre  en  broderie  pendant  les  neuf  derniers 

mois  1696  (3  p.) 292*+  ios 

5 may-  ier  décembre  : à elle,  à compte  de  son  entre- 
tien pendant  l’année  1697  (7  P*) 63o+* 

27  janvier- 16  juin  : à la  veuve  Bellier,  parfait 
payement  de  1287*+  ios  pour  l’entretien  du  nouveau 
jardin  en  gazon  pendant  les  neuf  derniers  mois  1696 

(5  p.) 537tt  ios 

22  septembre- ier  décembre  : à elle,  à compte  do- 

son  entretien  pendant  l’année  1697  (3  p.) 3oo*+ 

27  janvier-3o  juin  : à Pierre  et  François  Le  Cous- 
tillié , parfait  payement  de  Aooo*+  pour  l’entretien  du 
jardin  du  Val  pendant  les  neuf  derniers  mois  1696 

(6  p.) 1600++ 

1A  juillet- 1"  décembre  : à eux,  à compte  dud.  en- 
tretien pendant  l’année  1697  (5p.) i5oo*+ 

27  janvier- 22  décembre  : à la  veuve  Carbonnet, 
ayant  celuy  de  la  haute  allée  des  maronniers  d’Inde  et 
piscéas  jusqu’à  la  moitié  du  fer  à cheval,  au  jardin  des 
Thuiileries,  Aoo*+  pour  led.  entretien  pendant  les  six 
derniers  mois  1696  et  les  six  premiers  1697,  et  200*+ 
pour  le  loyer  de  son  logement  qu’elle  occupe  à cause  dud. 

entretien  ( A p.) 600++ 

A Lamy,  portier  du  jardin  des  Thuiileries  du  côté  du 
pont  Royal,  pour  les  six  derniers  mois  1696  et  six  pre- 
miers 1697  (A  p.) 3oo+* 

A Villeneuve,  autre  portier  dud.  jardin  du  côté  du 

manège,  idem  (A  p.)..... 3oo++ 

A Duchemin,  autre  portier  de  la  porte  par  où  l’on 

fait  voiturer  les  fumiers,  idem  (A  p.) 3oo++ 

3 février  : à M.  Séguin,  pour  distribuer  à Henry  de 
Lionne  etFfiANÇOis  Parmentier,  pour  le  soin  qu’ils  ont  eu, 
pendant  1696,  de  ballayer,  nettoyer,  allumer  et  éteindre 
le  feu  dans  les  salles  dos  Académies  d’architecture , pein- 
ture et  sculpture,  établies  au  Louvre,  et  autres  petits 

services , 100+* 

10  février- 1A  avril  : à Thomas,  jardinier  de  Vin- 
cennes,  parfait  payement  de  i5oo+*  pour  ses  gages  et 
entretiens  desd.  jardins  de  Vincennes  pendant  l’an- 


née 1696  (A  p.) 5 io*+ 

26  may -10  novembre  : à luy,  sur  lesd.  entretiens 
pendant  les  six  premiers  mois  1 697  (5  p.) 6oo++ 
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10  février-  1 4 avril  : à Chevillard,  fontainier  de  Vin- 
cennes,  parfait  payement  de  6oott  pour  ses  gages  et  en- 
tretiens pendant  l'année  1696  (3  p.) aoott 

aG  may-10  novembre  : à luy,  pour  ses  gages  et  en- 
tretiens pendant  les  six  premiers  mois  1697  (5  p.).  . . 

a5ott 

17  février- 10  novembre  : au  sr  Barrère,  concierge 
du  palais  du  Luxembourg,  pour  ses  gages  des  trois  der- 
niers mois  1696  et  des  six  premiers  1697  (3  P-)-  75ott 
17  février- a a décembre  : à Gabriel  Michel,  portier 
de  la  grande  porte  dud.  palais,  pour  ses  gages  du  der- 
nier quartier  1696  et  des  trois  premiers  1697  (4  p.).  . 

3oott 

A David  Tinemberg,  portier  de  la  grille  dud.  palais, 

pareils  gages  (4  p.) * 3oott 

A Jean  Tinemberg,  autre  portier  de  lad.  grille,  idem 

(4  p.) 3oott 

A Julien  Dujardin,  portier  de  la  basse  cour  sur  la 

rue  de  Vaugirard  (4  p.) 3oott 

A Michel  Le  Duc,  portier  de  la  basse  cour  sur  la 

rue  d’Enfer  (4  p.) 3oott 

17  février- a 6 may  : à Claude  Sauvet,  portier  de  la 
grande  porte  dud.  palais,  pour  ses  gages  des  trois  der- 
niers mois  1696  et  des  trois  premiers  1697  (2  p.).. 

i5oti 

22  décembre  : à ses  héritiers,  pour  ses  gages  depuis 

le  1e1'  avril  jusqu’au  16  juin  1697 . 63H 

17  février- i3  octobre  : au  sr  Jubin,  jardinier  dud. 
palais,  pour  l'entretien  du  grand  jardin,  du  jardin  de 
feue  madame  de  Guise  et  du  jardin  de  l’Orangerie, 
pour  ses  gages  des  trois  derniers  mois  1696  et  des  six 

premiers  1697  (4  p.) i5oott 

17  février- 29  septembre  : à la  veuve  Le  Maire  et 
Estienne  Le  Maire,  autres  jardiniers  dud.  palais  du 
Luxembourg,  pour  l’entretien  du  plant  d’arbres  et  du 
jardin  de  feue  Mademoiselle  pendant  le  même  temps 

(3  p.) 45ott 

10  mars  : à Claude  Thuillier,  portier  du  château 
neuf  de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  ses  gages  pen- 
dant 1696 7.5^ 

17  mars -9  juin  : à Le  Bouteux  le  fils , pour  l’entre- 
tien de  l’orangerie  des  Thuilleries  pendant  les  six  der- 
niers mois  1696  (2  p.) 43ott 

12  may- 24  novembre  : à luy,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  l’année  1697  (5  p.) 3oott 

24  mars- ier  décembre  : à François  Lavechef,  ayant 
celuy  du  jardin  et  parterres  devant  les  grottes  du  château 
neuf  de  Sainl-Germain-en-Laye,  pendant  les  trois  der- 
niers quartiers  1696  et  le  premier  1697  (4  P-)*  45ott 


A luy,  ayant  celuy  des  canaux  et  colines  dud.  château, 

pendant  le  même  temps  (4  p.) 76** 

A Claude  Marais,  veuve  Pierre  Patenostre,  con- 
cierge du  Chenil  proche  le  Tripot,  pour  ses  gages  pen- 
dant le  même  temps  (4p.) i8ott 

A Pierre  Bertin,  concierge  du  château  neuf,  idem 

(4p.) A7  5rt 

A Gilles  Richard,  concierge  de  la  petite  écurie,  idem 

(4  p.) 200tt 

A Soulaigre , concierge  du  vieux  château,  idem  (4  p.). 

2 a 5+i 

A luy,  pour  l’entretien  de  l’horloge,  idem  (4  p.).  . 

75H 

A Cleramboest,  portier  du  grand  parterre,  idem 

(4p.) 36ott 

A Estienne  Tréheux,  concierge  de  la  Surintendance, 

idem  (4  p.) 2 00tt 

A Claude  Lefebvre,  concierge  de  la  maison  de  la  Re- 
ligion à Saint-Germain,  idem  (4  p.) 200^ 

i4  avril- 29  décembre  : à Julien  Debray,  ayant 
l’entretien  de  la  moitié  du  grand  pari  erre  du  Tibre  à 
Fontainebleau,  pour  led.  entretien  pendant  l’année  1697 

(7  p.) iooott 

A Gaspard  Guinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre 

moitié,  pendant  lad.  année  1697  (7p.) îooo11 

A Jacques  Grognet,  ayant  celuy  des  couvertures  d’ar- 
doise et  de  tliuile,  pour  idem  (7p.) 3 1 4ort 

A la  veuve  Tisserand,  ayant  celuy  des  vitres,  pour 

led.  entretien  pendant  1697  (7  P-) iboo^ 

A Chatillon,  ayant  celuy  du  jardin  de  la  Reyne  et 

des  orangers  qui  y sont,  pour  idem  (7p.) i6oott 

A Varin,  ayant  celuy  des  espaliers  du  parc,  pour 

idem  (7  p.) ' 97 

A Louis  Desbouts,  ayant  celuy  des  allées  du  parc, 

pour  idem  (7  p.) 21  oo^ 

A Ijion  , ayant  le  soin  et  nourriture  des  carpes  et 

ciguës  du  canal,  pour  idem  (7  p.) 1737+* 

A Couturier,  ayant  le  soin  et  entretien  des  fontaines, 

pour  idem  (7  p.) 1000^ 

Aux  Religieux  de  la  Charité  d’Avon,  pour  la  pension 
qui  leur  est  accordée  par  S.  M.  pour  la  subsistance  des 

malades,  pour  idem  (7p.) 1 q5 o+t 

9 juin- 29  décembre  : à Gabriel  Desbouts,  ayant 
l’entretien  du  jardin  des  Pins,  pour  led.  entretien  pen- 
dant l’année  1697  (6p.) 700^ 

12  may-i3  octobre  : au  sr  Le  Nostre,  pour  l’entre- 
tien des  parterres  du  petit  jardin  à fleurs  et  des  palis- 
sades de  jasmins  d’Espagne  du  jardin  des  Thuilleries, 
pour  led.  entretien  pendant  1697  (4p.) 2000H 
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A Claude  Desgots,  sur  l’entretien  de  toutes  les  allées 
dud.  jardin  et  plants  d’arbres  d’ieeluy  avec  le  fer  à 

cheval  pendant  l’année  1697  (4  p.)  8oort 

A la  veuve  Masson  et  Claude  Le  Juge,  sa  sœur,  pour 
l’entretien  du  petit  jardin  dud.  palais  pendant  1697 

(4p.) 6oott 

16  juin  : à Ggeren,  dit  La  Salle,  portier  du  parc  de 
Saint-Germain,  pour  les  trois  premiers  mois  1697.. 

i75tt 

ier  septembre -3  novembre  : à luy,  comme  concierge 
du  Val,  pour  ses  apointemens  des  trois  premiers  mois 

1697  (2  p.) 300*1 

7 juillet  : à la  veuve  Bailly,  portière  de  la  Savon- 
nerie, pour  ses  appointemens  des  trois  premiers  mois 

1697 100^ 

11  aoust-29  décembre  : à Gabriel  Dorcuemer,  dit 
La  Tour,  ayant  l’entretien  du  petit  jardin  de  la  Con- 
ciergerie du  château  de  Fontainebleau , pour  ses  gages 

de  l’année  1697  (4  p.) 45tt 

11  aoust-29  décembre  : à Louis  Dubois,  concierge 
du  logis  de  la  fontaine  Belle-Eau,  et  des  écuries  de  la 
Reyne,  autrefois  l’hôtel  de  Roquelaure,  et  jardinier  des 
jardins  en  dépendans,  pour  ses  gages  de  concierge  et  jar- 
dinier pendant  Tannée  1697  (4p.) i5ott 

A la  veuve  Vieüxpont,  ayant  l’entretien  du  jardin  po- 
tager et  fruitier  et  jardin  neuf,  pour  ses  gages  pendant 

lad.  année  1697  (4  p.) i8ott 

A Jean  Nivelon,  pour  le  nettoyement  du  jeu  du  Mail, 
l’entretien  des  palissades  d’iceluy,  ensemble  des  arbres 
et  palissades  plantées  nouvellement  entre  les  canaux  du 

Chenil,  pour  ses  gages  de  1697  P-) io8tt  10’ 

A Jacques  Voltigeant,  ayant  l’entretien  de  tous  les 
balteaux  appartenons  à S.  M.  sur  le  canal,  idem  pour 

ses  gages  de  Tannée  1697  (4  p.) 200^ 

A la  veuve  Bénard,  ayant  celuy  du  jardin  de  l’hôtel 

d’Albret,  pour  idem  (4  p.) ioott 

A Chatillon,  pour  le  nettoyement  des  canaux,  idem 

(4p.) 2 00tt 

A Toulet,  concierge  de  la  Surintendance  des  finances, 

idem  (4p.) 200tt 

A la  veuve  Lasalle,  concierge  de  la  Surintendance 

des  bâtimens,  idem  (4p.) 200^ 

A Antoine  Gervais,  portier  du  parc,  pour  idem 

(4  p.) 3oott 

A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albret, 

idem  (4  p.) 1 ooH 

A Côme  Petit,  portier  de  la  cour  du  Cheval  blanc, 
idem  (4p.) 200tt 


A Gabriel  Dorcuemer,  concierge  du  château,  idem 

(4  p.) 3oott 

A la  veuve  Girard,  plombier,  pour  l’entretien  de  tous 

les  plombs  des  couvertures,  idem  (4p.) 6oott 

A la  veuve  Dubois,  pour  l’entretien  de  toutes  les 

peintures  du  château  (4  p.)... 600+1 

25  août- 29  décembre  : à Chatillon,  ayant  le  soin 
de  monter  et  entretenir  l’horloge  du  château  de  Fontai- 
nebleau, pour  ses  gages  des  années  1696  et  1697  (2  p.). 

200^ 

i3  octobre:  au  sr  Duru,  concierge  et  garde-meuble 
du  château  de  Vincennes,  pour  ses  apointemens  et  nou- 

riture  pendant  le  troisième  quartier  1697 45ott 

i3  octobre  : à Pierre  Thierry,  garçon  dud.  Duru, 
pour  ses  gages  et  nourriture  pendant  le  meme  temps . . 

1 2 5tt 

A Nicolas  Délié,  autre  garçon,  pour  idem.  . . i2Ôtt 
17  novembre  : à Pierre  Binet,  portier  du  château 
neuf  de  Saint-Germain,  pour  ses  gages  pendant  Tan- 
née 1696 7ott 

8 décembre  : à Nicolas  Dorcuemer,  au  lieu  de  la 
pension  que  feu  Louis  Dorchemer,  son  frère,  luy  devoit 
payer,  en  vertu  du  brevet  de  S.  M.  du  8 décembre  1 673  , 
sur  le  nettoyement  des  cours  du  château  de  Fontaine- 
bleau dont  il  étoit  chargé,  que  S.  AI.  a supprimé,  l’ayant 
mis  à l’entretien,  suivant  le  marché  qui  en  a esté  fait, 

et  ce  pendant  la  présente  année  1697 ioott 

29  décembre  : au  s1'  Turola,  garde-meuble,  ayant  la 
charge  de  faire  tendre  et  nettoyer  les  meubles  du  châ- 
teau de  Fontainebleau  et  veiller  à la  conservation 

d’iceux 3oott 

Aux  Religieux  de  la  Très  Sainte  Trinité  du  couvent 
fondé  audit  Fontainebleau,  pour  l’entretien  d’une  lampe 
d’argent,  garnie  de  ses  chaînons,  que  S.  M.  a donné  pour 
brûler  jour  et  nuit  devant  le  Très  Saint  Sacrement  de 
l’autel,  et  pour  la  fourniture  et  entretien  des  orne- 
mens  et  paremens  d’autel,  linge  et  luminaire  pour  la 
célébration  du  service  divin,  pour  Tannée  1697..  3oott 
A Nicolas  Thierry,  ayant  la  garde  et  conciergerie  du 
chenil  neuf  et  du  vieux,  qui  est  à présent  la  petite  écurie, 

pour  Tannée  1697 ioott 

A Desplats,  ayant  la  charge  de  garde  de  la  basse 

cour  des  cuisines,  pour  Tannée  entière 5ott 

A Charles  Picault  de  Dernault,  ayant  la  charge  de 
garde  de  la  basse  cour  du  Cheval  blanc,  pour  Tan- 
née 1697 37ttio5 

Au  s1  Dupont  et  à Jéronime  Dupont,  sa  fille  aînée, 
reçeue  en  survivance,  suivant  le  brevet  de  S.  M.  du 
7 mars  i6g5,  par  forme  de  pension,  à cause  de  l’en- 
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tretien  de  la  volière  qu’il  avoit  avant  qu’elle  fût  convertie 

en  orangerie,  pendant  1 697 . 6oott 

Somme  de  ce  chapitre A5o38tt  i53 

GAGES  D’OFFICIERS  ET  EMPLOYEZ, 

SUIVANT  L’ESTAT  ET  OKDONN  ANCES  PARTICULIERES. 

27  aoust  1698  : au  sr  Coquart  de  la  Motte,  Con- 
seiller du  Roy  en  ses  Conseils,  intendant  et  ordonnateur 
ancien  desd.  bàtimens,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages 

à cause  de  sadite  charge  pendant  1697 â5oott 

Au  sr  Mansart,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  in- 
tendant et  ordonnateur  alternatif,  pour  idem..  . û665tt 
Au  s1  Essaims,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  in- 
tendant et  ordonnateur  triennal,  pour  idem..  . . A5oott 
Au  sr  Le  Nostre,  contrôleur  général  ancien  desd,  bâ- 

timens,  pour  idem Ao8ott  i85  9d 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général  alternatif  desd.  bâ- 

timens , pour  idem h 1 a5tt 

A la  veuve  et  héritiers  du  sr  Lefebvre,  contrôleur 

général  triennal,  pour  idem . 4i33tt 

Au  sr  Le  Besgue,  trésorier  général,  sçavoir  : 3i5ott 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages  de  la  charge  de  tréso- 
rier général  alternatif  et  de  la  moitié  de  celle  de  tréso- 
rier général  ancien,  et  3oott  pour  ceux  de  ses  premiers 

commis 3û5ott 

A îuy,  3oooH  pour  deux  quartiers  de  6oooH  de  taxa- 
tions fixes  et  héréditaires,  créés  par  édit  du  mois  de 
janvier  1696  et  à luy  attribuez  par  led.  édit  au  moyen 
de  la  finance  par  luy  payée,  et  ce  pour  l’année  1697.. . . 

3ooott 

Au  sr  Durby,  trésorier  général,  3i5ott  pour  trois 
quartiers  de  ses  gages  de  la  charge  de  trésorier  général 
triennal  et  de  la  moitié  de  celle  de  trésorier  général 
ancien,  et  3oott  pour  ceux  de  ses  premiers  commis. . . 

3 ô 5oH 

A luy,  pour  deux  quartiers  de  taxations  fixes  et  héré- 
ditaires  3ooott 

Au  sr  François  Francines,  intendant  de  la  conduite 
et  mouvement  des  eaux  et  fontaines  de  S.  M. , savoir  : 
aa5oH  pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmenta- 
tions d’iceux  en  lad.  qualité;  7000**  à cause  de  l’entre- 
tien des  fontaines  de  Rungis,  palais  de  Luxembourg, 
Croix  du  Tiroir  et  château  du  Louvre,  et  8ooH  pour 
l’entretien  des  fontaines  et  grottes  du  château  de  Saint- 
Germain-en-Laye,  pendant  lad.  année  1697..  îoobo*1 
Au  sr  Mansart,  architecte,  pour  ses  gages  pendant 

lad.  année  1697 iooott 

Au  sr  de  Cotte,  autre  architecte,  pour  idem.  2Ûoott 


Au  sr  André  Le  Nostre,  retenu  pour  travailler  aux 
desseins  des  parterres  et  des  jardins  de  S.  M.  lorsqu’il 

sera  commandé,  pour  ses  gages,  idem i2  00tt 

Au  sr  de  la  Hyre,  professeur  de  l’Académie  d’archi- 
tecture établie  au  Louvre  pour  y tenir  les  conférences  et 
y enseigner  publiquement,  pour  ses  gages  de  lad.  année. 

= . 1 200tt 

Au  sr  Félibien,  historiographe  desd.  bâtiments,  idem 

1 200tt 


A Noël  Coypel,  peintre,  pour  idem 200^ 

A Bailly,  peintre  en  miniature,  idem 200^ 

A Friquet,  autre  peintre, 200tt 

A Jean-François  Félibien,  ayant  la  garde  des  figures 
qui  sont  dans  le  magasin  des  antiques  placé  au  Louvre, 

idem.  . , . , Aoott 

A François  Girardon,  sculpteur,  faisant  ordinaire- 
ment les  modèles  et  ornemens  tant  au  Louvre  qu’ail- 

leurs,îdem 200^ 

A Corneille  Van  Clève,  autre  sculpteur soott 

A Thomas  Regnaudin,  autre 

A Antoine  Coisevox,  autre 200^ 

A Pierre  Legros,  autre 1 5ott 

A Baptiste  Tuby,  autre 200^ 

A Pierre  Mazeline,  autre ioott 

A Jean  Cuvillier,  marbrier 30^ 

A François  Deschamps,  autre 3ott 

A Dosiinico  Cucci,  qui  fait  toutes  les  garnitures  de 
bronze  doré  des  portes  et  croisées  des  maisons  royales, 

pour  idem 6ott 

A Leclerc,  graveur too11 

A la  veuve  et  héritiers  de  Claude  Tricot,  maître  des 
œuvres  de  maçonnerie  des  bàtimens  du  Roy,  tant  pour 

ses  gages  anciens  qu’augmentation  d’iceux 6oott 

A Paul-Mathieu  Poisson,  maître  des  œuvres  de  char- 
penterie, pour  avoir  l’œil  sur  tous  les  charpentiers  des 

Maisons  royales,  idem 6oott 

A Jean  Dorbay,  maçon 3ott 

A Jacques  Mazières,  autre 3oH 

A Pierre  Thévenot,  autre 3ott 

A Pierre  Le  Maistre,  le  neveu,  autre 30^ 

A Gérard  Marcou,  autre 3ott 

A Jean  Mallet,  charpentier 3ott 

A Michel  Rémy,  menuisier 3ott 

A Pierre  Veydeau,  autre 3oK 

A Antoine  Rivet,  autre 3Gtt 

A Pierre  Roger,  serrurier 3ott 

A André-Charles  Boule,  ébéniste 30^ 

A Jean  Oppenordt,  ébéniste 3ott 

A Gabriel  Janson,  vitrier 3ott 
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A Bernard  Lespinouze,  autre 
A Jacques  Lucas,  plombier.  . 

A Louis  Regnouf,  paveur.  . . 

A Bon  Briot,  miroitier 

A Guillaume  Desauziers,  peintre  et  doreur...  . 3ott 

A Masselin,  chaudronnier..  3o# 

A Padelain  et  Varisse,  ramonneurs  de  cheminées,  à 

3ott  par  an  pour  chacun 6oH 

A Armand-Claude  Molet,  jardinier,  retenu  pour  tra- 
vailler aux  desseins  des  parterres  et  des  jardins  de  S.  M. 

lorsqu’il  sera  commandé,  pour  ses  gages 5ooH 

Au  commis  du  sr  Mansart,  intendant  en  exercice.  , 

6oott 

Au  commis  du  sr  Le  Nostre,  contrôleur  des  bâtimens 

en  exercice. 6oott 

A René  Séguin,  concierge  du  château  du  Louvre,  pour 
tenir  nettes  toutes  les  grandes  et  petites  galleries,  les 
ouvrir  et  fermer,  pour  ses  gages  tant  anciens  que  nou- 
veaux  too# 

A Duclos,  concierge  du  Collège  de  France,  pour  deux 

quartiers  de  ses  gages 2 0# 

A Henry  Soulaigre,  portier  du  vieux  château  de 
Saint-Germain,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages.  7.^ 
A Claude  Thuillier,  portier  de  la  porte  du  parc  au 

bas  des  descentes  du  château 75# 

A Pierre  Binet,  portier  du  château  neuf  de  Saint- 

Germain-en-Laye 76# 

A Louis  Poisson,  peintre,  pour  ses  gages. ....  3ott 


A Jacques  Barbier,  maçon,  idem 3ott 

A Jean-Jacques  Aubert,  charpentier,  idem 3ott 

A Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  autre,  idem.  3ott 

A François  Millot,  menuisier,  idem 3ott 

A Louis  Piot,  serrurier,  idem., 3oH 

Au  s1'  de  Garsault,  concierge  du  château  de  Saint- 

Léger,  pour  deux  quartiers  de  ses  gages 2201 

Au  sr  Avé  Bourgeon,  garde  des  fontaines  de  Pougues, 

pour  trois  quartiers  de  ses  gages 76^ 

A Gaulard,  concierge  de  l’hôtel  des  Ambassadeurs 

extraordinaires,  pour  ses  gages iooti 

A luy,  pour  l’enlretenement  d’un  jardinier  et  d’un 

portier... i5o# 

A la  veuve  d’ÉTiENNE  Yvon,  couvreur,  pour  ses  gages. 

3o« 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 63o63#  18’  ç)11 

3i  mars  - 20  décembre  1697  : à Nous,  pour  nos  gages 
à cause  de  nostre  charge  de  Surintendant  et  Ordonna- 
teur Général  des  bâtimens , jardins , arts  et  manufactures 
de  S.  M.  et  pensions  attribuées  et  unies  à icelle  pendant 

la  présente  année  (â  p.) 27200# 

16  juin  : à M.  le  marquis  de  Saint-Hérent,  capitaine 
et  concierge  du  château  de  Fontainebleau,  pour  ses 
gages  pendant  la  présente  année  1697,  outre  1200# 
employez  dans  l’estât  du  Roy  de  la  Maîtrise  de  Melun 


et  Fontainebleau 38oo# 

Somme  de  ce  chapitre. 3iooo# 


3o# 

3o# 

3ott 

3oH 


ANNÉE  1698. 


RECETTE1. 


8 décembre  1697  : de  M.  Jean  de  TuRmenies,  garde 
du  Trésor  ro»yal,  la  somme  d’un  million  de  livres,  pour 
employer  au  payement  des  dépenses  que  le  Roy  a or- 
donné estre  faites  pour  ses  bâtimens  pendant  l’arl— 
née  1698,  et  8333#  6’  8d  pour  les  taxations  du  tréso- 
rier, â raison  de  2 deniers  pour  livre  . ioo8333#  6S  8d 
2 janvier  1698  : dud.  sr  de  Turmenies,  n5oo#  pour 
délivrer  au  sr  Mansart,  sçavoir:  10000#  en  considéra- 
tion de  l'inspection  générale  que  le  Roy  luy  a donnée 
sur  ses  bâtimens  pendant  1697,  et  1 5oo#  pour  les  apoin- 


temens  de  son  commis  pendant  idem , et  g5#  i6s  8d 

pour  les  taxations  du  trésorier. .- 1 i5g5#  r6s  8d 

De  luy,  12000#  pour  délivrer  au  sr  Deville,  sçavoir  : 
6000#  par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il 
a pris  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne  pendant 
l’année  dernière  1697.  ut  Gooo#  de  pension  extraordi- 
naire que  S.  M.  luy  a aecordée  pendant  la  même  année, 

et  îoo#  pour  les  taxations 12106# 

De  lüy,  5ooo#  pour  délivrer  * M.  l’archevesque  de 
Rouen,  pour  une  année  escheue  le  3o  décembre  1697 


1 En  haut  de  la  page,  se  lit  cette  mention  : «M.  Le  Bbsgue  de  Majainville,  trésorier  en  exercice.» 


fp 
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du  loyer  de  deux  maisons  à luy  aparlenantes  rue  Vivien 
à Paris,  occupées  par  la  bibliothèque  de  S.  M.  et 

4itt  i33  4d  pour  les  taxations 5o4itt  i3“  4d 

De  luy,  3ooott  pour  délivrer  au  sr  Le  Nostre,  par 
gratification,  en  considération  du  service  qu’il  a rendu 
dans  les  bâtimens  pendant  l’année  dernière  1697,  et 

2 5++  pour  les  taxations  du  trésorier 3o2  5*+ 

De  luy,  4oo++  pour  délivrer  au  nommé  Chatillon, 
jardinier  de  l’orangerie  du  château  de  Fontainebleau, 
par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a eu  des 
«rangers  de  S.  M.  pendant  l’année  dernière  1697,  et 

3*+  6S  8d  pour  les  taxations 4o3++  6S  8d 

■6  janvier  : de  luy,  8oo++  pour  délivrer  à Jean  . Massa- 
gati  et  Palmarin  Palmarini,  anciens  gondolliers  véni- 
tiens, par  gratification , en  considération  du  service  qu’ils 
ont  rendu  sur  le  canal  de  Versailles  pendant  l’année 
dernière  1697,  et  6++  i3s  4d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier  8 0 fit*  i3s  4d 

De  luy,  h oo++  pour  délivrerait  nommé  Soulaigre  , 
concierge  du  château  vieux  de  Saint-Germain-en-Laye, 
pour  son  remboursement  des  dépenses  qu’il  a faits  pour 
faire  nettoyer  dans  les  apartemens  et  cours  dud.  château 
pendant  l’année  dernière  1697  que  le  Roy  et  la  Reyne 
d’Angleterre  y ont  logé,  et  3++  63  8d  pour  les  taxations 

du  trésorier 4o3++  63  8d 

De  luy,  375++  pour  délivrer  au  sr  Prieur,  curé  de 
Croissy-la-Garenne , près  Saint-Germain-en-Laye,  pour 
son  indemnité,  pendant  l’année  1697,  de  la  non  jouis- 
sance des  dixmes  sur  les  terres  acquises  au  nom  du  Roy 

dans  lad.  paroisse,  et  3++  2S  0d  pour  les  taxations 

378»  2'  6d 

De  luy,  300**  pour  délivrer  à la  veuve  du  sr  Jour- 
dan, cy-devant  inspecteur  dans  les  bâtimens  et  jardins 
du  château  de  Versailles,  pour  la  pension  que  le  Roy 
luy  a accordée  pendant  l’année  dernière  1697,  en  con" 
sidération  des  longs  services  qu’il  a rendus  à S.  M.  en 
cette  qualité,  et  2++  1 os  pour  les  taxations  . . . 3o2tt  io* 
De  luy,  2334++  9’  pour  délivrer  à la  veuve  du  nommé 
Royer,  fondeur,  pour  son  payement  des  paliers  et  au- 
tres ouvrages  de  cuivre  d’augmentation  qu’il  a livrez 
pour  la  Machine  prèz  Marly,  et  1 7++  9’  pour  les  taxa- 
tions1  235it+ i8s 

12  janvier  : de  luy,  2000++  pour  délivrer  au  sr  Mor- 
let,  par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a pris 
des  plants  d’arbres  des  jardins  et  avenues  des  Maisons 
royales, et  16++  i35  4d  pour  les  taxations.  . 2016++  i33  4d 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 

donner.» 


De  luy,  iooott  pour  délivrer  au  sr  Ballon  fils,  par 
gratification,  en  considération  des  services  que  feu  son 
père  a rendus  dans  les  plants  d’arbres  des  jardins  et 
avenues,  et  8++  6S  8d  pour  les  taxations.  . . 1008++  65  8d 

De  luy,  684++  5S  pour  délivrer  au  sr  curé  de  Marly, 
sçavoir  : 210++  pour  la  non  jouissance  pendant  l’année 
dernière  1697,  de  75  nrpens  de  pré  compris  dans  le 
fonds  de  Marly,  et  474++  5 3 pour  la  non  jouissance  pen- 
dant lad.  année  de  la  dixme  des  terres  labourables  de 
lad.  cure,  que  le  Roy  a fait  planter  en  bois,  y compris  la 
dixme  du  troupeau  du  Trou  d’Enfer,  et  5*+  1 43  pour  les 
taxations 689++  19’ 

06  janvier:  de  luy,  2625++  pour  délivrer  au  nommé 
Yvart,  peintre  aux  Gobelins,  pour  l’entier  et  parfait 
payement  de  ce  qui  luy  est  dù  pendant  les  années  1696 
et  1 697,  et  2 1++  1 7’ 6d  pour  les  taxations2.  2646++  1 7’ 6d 

8 février  : de  luy,  2860++  pour  délivrer  aux  principal, 
procureur  et  boursiers  du  collège  de  Cambray,  pour  le 
dédomagement,  pendant  les  années  1696  et  1697,  de 
leurs  bâtimens  qui  ont  esté  démolis  par  ordre  du  Roy 
pour  la  construction  du  Collège  de  France,  à raison  de 
1 1 80++  par  an , et  1 9^  1 3S  4d  pour  les  taxations  du  tréso- 
rier   2879++  i3s  4d 

10  février  : de  luy,  3oooo*+  pour  employer  â compte 

du  plomb  qu’il  est  nécessaire  d’achepter  pour  les  bâti- 
ments du  Roy  pendant  la  présente  année,  et  200++  pour 
les  taxations  du  trésorier 3o2  5o++ 

De  luy,  10000++  pour  délivrer  au  sr  de  Lagrange, 
employé  aux  travaux  de  l’aqueduc  de  Maintenon,  tant 
par  gratification  que  pour  l’indemniser  de  pareille 
somme  dont  il  s’est  trouvé  créancier  du  sr  Manessier, 
cy  devant  trésorier  des  bâtimens,  mort  insolvable,  pour 
ses  apointemens  et  pour  les  travaux  qu’il  a faits  aud. 
aqueduc,  et  83++  6S  8d  pour  les  taxations3.  ioo83*+  6S  8d 

De  luy,  21  53++  pour  délivrer  aux  abbés  et  religieux 
de  Sainte-Geneviève-au-Mont  de  Paris,  pour  la  non 
jouissance,  pendant  l’année  1697,  des  terres, prez  et  in- 
demnité-des  dixmes  apartenans  au  prieuré  de  Choisy- 
aux-Bœufs,  enfermez  dans  les  anciens  et  nouveaux  murs 
du  parc  de  Versailles,  et  1G++  i8s  6d  pour  les  taxations.. 
2 1 6 9*+  1 83  6d 

11  février  : de  luy,  2.334*+  pour  délivrer  au  nommé 
La  Porte,  charpentier,  pour  son  parfait  payement  des 
ouvrages  qu’il  a faits,  en  1697,  +an+  au  Louvre  qu’aux 

2 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien, 
donner.» 

3 En  marge  : «En  rentes  viagères.» 
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maisons  acquises  au  nom  du  Roy  dans  l’enceinte  d’iceluy, 
et  1 9**  8S  4d  pour  les  laxations  du  trésorier’.  2353**  8S  4d 
i3  février  : de  luy,  1225**  pour  délivrer  au  nommé 
Kerchove,  teinturier  aux  Gobelins,  pour  ses  apointe- 
menls  de  l’année  dernière  1697,  et  10**  4S  2d  pour  les 

taxations2 12  35**  4S  2d 

De  luy,  1767**  ios  pour  délivrer  à Lefebvre  le  père, 
tapissier  hautelissier  aux  Gobelins,  pour  l’entier  et  par- 
fait payement  de  la  pièce  de  tapisserie  du  Printems,  de 
la  deuxième  tenture  d’après  Jules  Romain,  qu’il  a faite 
et  livrée  en  1697,  et  1 4**  1 /j*  pour  les  taxations3.  . . 

De  luy,  1920**  pour  délivrer  à Branky,  lapidaire  aux 
Gobelins,  pour  ses  apoinlements  de  l’année  1697,  et 

16**  pour  les  taxations4 ig36** 

De  luy,  3oo**  pour  délivrer  à Gilbert  de  Sève,  doyen 
des  peintres  de  l’Académie  de  peinture  à Paris,  par 
gratification  pour  luy  donner  moyen  de  vivre,  et  2**  ios 

pour  les  taxations 3o2**ios 

Nota  : L’ordonnance  de  fonds  de  5o4i**  i3s  4d  em- 
ployée en  recette  en  1698,  du  3i  janvier  aud.  an, 
payable  au  sr  de  Chantemerle  et  Compagnie,  à compte 
des  marbres  de  Languedoc  et  des  Pirénnées,  est  assignée 
par  le  Roy  pour  estre  payée  par  M.  de  Turmenies  en 

1698 '.  . . 5o4i**  i3s  4d 

24  février:  de  luy,  200**  pour  délivrer  au  nommé 
Angrou,  dit  Poulet,  ancien  fontainier  de  Choisy,  par  gra- 
tification pendant  1697,  e*  33*  ^ Pour  Ies  taxations.  . 

De  luy,  433i**  12’  6d  pour  délivrer  au  nommé  Jans, 
tapissier  hautelissier  aux  Gobelins,  pour  le  parfait  paye- 
ment de  l’ouvrage  qu’il  a fait  sur  deux  pièces  de  ta- 
pisserie hautelisse,  l’une  représentant  la  Danse  à droite, 
de  la  troisième  tenture  de  Jules  Romain,  et  l’autre  re- 
présentant le  Mariage  d’ Alexandre  et  de  Roxane,  de  la 
deuxième  tenture  de  Raphaël,  et  36**  2S  pour  les  taxa- 
tions5   4367**  1 4 3 6d 

ier  mars  : de  luy,  2969+*  7’  pour  délivrer  à divers 
particuliers  habitans  du  Pecq,  pour  leur  remboursement 
du  prix  principal  et  non  jouissance , pendant  neuf  an- 
nées, des  héritages  qui  leur  apartiennent,  dont  l’on  a 
fouillé  et  transporté  la  bonne  terre  dans  le  Boulingrin 

du  château  neuf  de  Saint-Germain-en-Laye,  en  l’an- 
née 1688,  et  24**  i4s  iod  pour  les  taxations  du  tréso- 

De  luy,  57 38+*  43  9d  pour  délivrer  au  nommé  Bon- 
nardel,  menuisier,  pour  son  parfait  payement  des  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  dans  les  bâtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles  en  1 68 4 , 1 685  et  1686, 
et  47**  i6s  4d  pour  les  taxations6 5 786^  13  id 

11  mars  : de  luy,  38902**  ios  iod  pour  délivrer  aux 
nommez  Larüe  frères,  entrepreneurs,  pour  leur  parfait 
payement  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits 
au  château  vieux  de  Saint-Germain-en-Laye  et  à la  Ma- 
chine depuis  1681  jusqu’en  l’année  1 685 , et  324**  33  9d 
pour  les  taxations7 39226**  i43  'f 

16  mars  : de  luy,  1875**  pour  délivrer  à Nivelon, 
dessinateur  aux  Gobelins,  pour  ce  qui  luy  resté  dû  de 
sa  pension  en  cette  qualité  pendant  les  années  1696 
et  1 697 , et  1 5**  1 2S  6d  de  taxations  8 . . . 1 890**  1 2S  6d 

26  mars  : de  luy,  2242**  43  4d  pour  délivrer  aux 
nommez  Gervais  et  Roger,  serruriers,  pour  leur  parfait 
payement  des  ouvrages  de  serrurerie  qu’ils  ont  faits  à 
Saint-Cyr  pendant  les  années  1 685  et  1686,  et 
18**  i3s  8d  pour  les  taxations9 2260**  i8s 

11  avril  : de  luy,  5735**  103  pour  employer  au  paye- 
ment tant  des  hérittages  qui  sont  occupez  par  le  grand 
aqueduc  du  fonds  de  Bue,  par  les  terrasses  aux  cotez 
d’iceluy,  par  la  rivière  neuve  dud.  fonds  de  Bue,  par  le 
chemin  de  Versailles  aud.  grand  aqueduc  et  par  ceux 
qui  régnent  le  long  de  la  montagne  proche  le  village  de 
Bue,  par  l’aqueduc  delà  Geurinière  qui  passe  sous  terre, 
et  conduit  l’eau  dud.  grand  aqueduc  à Versailles,  par 
l’augmentation  du  petit  parc  de  Versailles  dans  le  fonds 
de  Seriolant,  qu’au  dédomagement  des  hérittages  qui  ont 
esté  occupez  par  les  camps  des  troupes  du  Roy  qui  ont 
travaillé  auxd.  ouvrages,  et  47**  i53  iid  pour  les  laxa- 

17  avril  : de  luy,  45oo**  pour  délivrer  au  nommé 

du  Cors,  menuisier,  pour  son  parfait  payement  des  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 
château  de  Versailles  pendant  l’année  dernière  1697, 
et  37**  103  pour  les  taxations10 4537**  io* 

26  avril  : de  luy,  2490**  pour  délivrer  au  nommé 

' Eu  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.* 

2 Idem . 

3 Idem. 

* Hem. 

* Idem. 

6 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.* 

7 Idem. 

8 Idem. 

9 Llem.  • 

10  Idem. 
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Houassb,  peintre,  pour  son  payement  de  plusieurs  ta- 
bleaux qu’il  a faits  et  posez  à Trianon  pendant  l’année 
dernière  1697,  et  20**  i5s  de  taxations1.  . . 2810**  1 5S 
3 mny  : de  luy,  1600**  pour  délivrer  à Antoine  Tru- 
mel,  jardinier,  pour  la  pension  que  S.  M.  luy  a accordée 
pendant  l’année  1697,  et  la**  101  pour  les  taxations  du 
trésorier . 1 5 1 2**  1 o’ 

15  may  : de  luy,  i8oott  pour  délivrer  au  sr  L’IIuil- 

lier.  pour  de  vieux  apoinlemens  qui  luy  sont  dûs  en 
qualité  d’inspecteur  à Choisy  et  à Meudon,  et  i5**  pour 
les  taxations2 181 5** 

16  may  : de  luy,  3oooo**  pour  employer  à compte  du 

plomb  qu’il  est  nécessaire  d’acbepter  pour  les  bâlimens 
du  Roy  pendant  la  présente  année,  et  2 5o**  pour  les 
taxations 3o25o** 

58  rhay  : de  luy,  45oo**  pour  délivrer  au  nommé 
Desjardins,  serrurier,  pour  le  payement  des  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  aux  Maisons  royalles  pendant  les 
années  dernières,  et  3 7++  103  de  taxations3,  i 53 7+t  1 o3 
20  may  : de  luy,  aAoo**  pour  délivrer  au  nommé 
Legros,  sculpteur,  pour  son  parfait  payement  d’une 
figure  qu’il  a fait  en  marbre,  représentant  le  Point  du 
jour,  qui  doit  estre  posée  dans  les  Bains  d’Apollon,  au 
jardin  de  Versailles,  et  20**  pour  les  taxations4..  2420** 
3i  may  : de  luy,  giôo**  13  4d  pour  délivrer  au  nommé 
Davignon,  menuisier,  pour  le  parfait  payement  des  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a fait  au  château  de  Ver- 
sailles et  aux  bâtimens  des  dehors  d’iceluy  depuis  1681 
jusqu’en  1689,  et  76**  5’  pour  les  taxations  du  tréso- 
rier5  9226**  gs 

De  luy,  35oo**  pour  délivrer  au  nommé  Vallerant, 
serrurier,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  de  ser- 
rurerie qu’il  a faits  à Versailles  et  à Meudon  les  années 
précédentes,  et  29** 3S  4dpour  les  taxations6.  35a9**  3S  4d 
3 juin  : de  luy,  9000**  pour  délivrer  au  sr  Coulon,  à 
compte  d’une  conduite  de  fonte  de  fer  de  1 8 pouces 
de  diamètre  qu’il  fait  pour  Marly,  et  76**  pour  les  taxa- 
tions7  9075*1 

1A  juin  : de  luy,  2016**  123  8d  pour  délivrer  au 
nommé  Arasse,  entrepreneur,  pour  son  parfait  payement 
des  ouvrages  de  maçonnerie  et  autres  qu’il  a faits  au 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

2 Idem. 

3 Idem. 

4 Idem  . 
s Idem. 

5 Idem. 

1 Idem. 


couvent  de  l’Annonciade  de  Meulan  pendant  1687 
et  1688,  et  16**  i/is  5d  pour  les  taxations8.  2o33**  7*  id 

21  juin  : de  luy,  1939**  iA33d  pour  délivrer  à la 

veuve  Tisserant,  vitrier,  pour  son  parfait  payement  des 
ouvrages  de  vitrerie  qu’elle  a fait  foire  au  château  de 
Fontainebleau  depuis  1686  jusqu’en  1690,  et  16**  33  31* 
pour  les  taxations9 1955**  173  6'1 

22  juin  : de  luy,  100000**  pour  employer  à compte 

des  dépenses  extraordinaires  que  le  Roy  a ordonné  estre 
faites  dans  ses  bâtimens  pendant  la  présente  année,  et 
833**  6S  8d  pour  les  taxations 1 oo833**  6S  8d 

2 4 juin  : de  luy,  9000**  pour  délivrer  au  nommé 
Bailly,  entrepreneur,  pour  le  parfait  payement  des  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a faits  à Marly  pendant  1697, 
et  75**  pour  les  taxations10 9075** 

27  juin  : de  luy,  i5oo**  pour  délivrer  au  sr  Petit, 
de  Fontainebleau,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a ac- 
cordée pendant  l’année  échue  au  mois  d’octobre  1697, 
et  12**  103  pour  les  taxations  du  trésorier. . i5iq**  1 o* 

De  luy,  1 3 4 58**  9*  2d  pour  délivrer  au  nommé  Ju- 
rant, entrepreneur,  pour  le  parfait  payement  des  grais 
qu’il  a fourni  pour  la  conslruclion  du  grand  aqueduc  de 
Maintenon  depuis  1 68 5 jusqu’en  1693,  et  H2**3S  2li 
pour  les  taxations  du  trésorier11 13670**  123  4“ 

10  juillet  : de  luy,  206/1**  i2s7d  pour  délivrer  aux 
nommez  Vigneux,  Bailly  et  L’Epée,  entrepreneurs,  pour 
le  parfait  payement  des  ouvrages  de  maçonnerie  des 
nouveaux  moulins  de  Clagny  en  1676,  et  17**  A3  nd 
pour  les  taxations12 2081**  17’  6d 

De  luy,  1211**  5S  2d  pour  délivrer  aux  nommez  Ros- 
signol et  d’Abadye,  entrepreneurs,  pour  le  parfait  paye- 
ment des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  pour 
le  grand  réservoir  de  Trianon  et  à la  décharge  du  bout 
du  canal  de  Versailles  en  1686  et  1687,  et  10**  i3iod 
pour  les  taxations13 1221**  7’ 

De  luy,  i466**  2’7d  pour  délivrer  au  nommé  La- 
rieux,  dit  Toulouzin,  serrurier,  pour  le  parfait  paye- 
ment des  ouvrages  de  serrurerie,  qu’il  a faits  au  château 
de  Versailles  depuis  i683  jusqu’en  1689,  et  i2**  43  4d 
pour  les  taxations14 1478**  63  nd 

De  luy,  io38**  pour  délivrer  à la  veuve  Dorlot,  ser- 

8 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

9 Idem. 

10  Idem. 

11  Idem. 

12  Idem. 

13  Idem. 

14  Idem. 
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rurier,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  de  serru- 
rerie qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  et  dehors 
d’iceluy  pendant  i683,  iG8â  et  1 685 , et  8tt  i3s  pour 

les  taxations  1 2 ioâ6tti3s 

De  luy,  i8ia^  pour  délivrer  aux  nommez  Mazière 
frères  et  Blanchard,  sculpteurs,  pour  leur  parfait  paye- 
ment des  ouvrages  de  sculpture  qu’ils  ont  faits  au  châ- 
teau de  Versailles  pendant  les  années  1 683 , 168 k et 

1686,  et  i5tt  2S  pour  les  taxations2 1827^  2S 

16  juillet  : de  luy,  3ooott  pour  délivrer  au  sr  Mari- 
gner,  par  gratification,  en  considération  du  travail  extra- 
ordinaire qu’il  a fait  pour  la  vériffication  et  le  paye- 
ment des  vieilles  debtes  des  Bàtimens  du  Boy,  et 

pour  les  taxations 3o25tt 

De  luy,  3ooott  pour  délivrer  au  sr  Mesmyn,  par  gra- 
tification, en  considération  du  travail  extraordinaire  qu’il 
a fait  pour  le  payement  des  vieilles  debtes  des  Bàti- 
mens, et  2 5^  pour  les  taxations 3o2  5tt 

De  luy,  1 1 21  itt  55  5d  pour  délivrer  aux  nommez  Levé 
et  Mazière  de  Sergv,  entrepreneurs,  pour  le  parfait 
payement  de  la  maçonnerie  du  Chenil  et  des  nouvelles 
écuries  joignant  le  mur  de  l’hôtel  de  Conti  depuis  1 684 
jusqu’en  1688,  et  g3tt  8S  6d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier3 4  1 i3oP  i3“  1 id 

De  luy,  8 A 6 0 A 8S  pour  délivrer  aux  abbé,  prieur 
et  religieux  de  Sainle-Geneviefve-au-Mont  de  Paris,  et 
au  supérieur  et  séminaire  du  Grand  Beaulieu  établi  à 
Chartres,  chacun  pour  moitié,  au  lieu  du  prieur  curé  de 
Choisy-aux-Bœufs  et  de  Notre-Dame  de  Trianon , suivant 
le  concordat  fait  entr’eux  le  9 juin  1686,  approuvé  et 
confirmé  par  le  décret  du  s'  evesque  de  Chartres,  du 
27  juin  1687,  leS(A  concordat  et  décret  confirmez  par 
lettres-patentes  du  Roy  du  mois  de  juin  1690,  et  ce 
pour  leur  payement  du  fonds,  de  l’indemnité  de  la  non 
jouissance  des  héritages  et  de  l’extinction  du  droit  de 
dixmes  aparlenant  cy-devant  aud.  prieur  curé  de  Choisy- 
aux-Bœufs  et  de  Trianon,  lesquels  le  Boy  a fait  enfer- 
mer dans  son  parc  de  Versailles  ez  années  1 6 63 , 1677 
et  1 685 , et  705**  8S  9d  pour  les  taxations  du  trésorier'1. . 

853o9tt  8S  9d 

De  luy,  8760^  As  pour  délivrer  aux  marguilliers  de 
la  parroisse  de  Saint-Cyr,  pour  le  parfait  payement  tant 
du  fonds  que  de  l’indemnité  et  de  la  non  jouissance 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner,  v 

2 Idem. 

3 Idem. 

4 Idem. 


29A 

des  héritages  aparlenans  cy-devant  aux  fabriques  des 
parroisses  de  Notre-Dame  de  Trianon  et  de  Saint- 
Pierre  de  Choisy-aux-Beufs , que  le  Roy  a fait  démolir 
pour  l’acroissement  de  son  parc  de  Versailles,  les  revenus 
desd.  héritages  réunis  depuis  à la  fabrique  de  Saint-Cyr 
pour  en  faire  acquitter  les  fondations  à perpétuité,  en 
vertu  du  décret  du  sr  evesque  de  Chartres  du  27  juin 
1687,  confirmé  par  lettres-patentes  du  Roy  du  mois  de 
juin  1690,  et  73h  pour  les  taxations  du  trésorier5.  . . . 
8833tt  ûs 

19  juillet  : de  luy,  2654tt  23  pour  délivrer  au  nommé 
Pottin,  terrassier,  pour  le  parfait  payement  des  fouilles 
et  transport  de  terre  qu’il  a faits  en  1682  et  1 6 8 3 , aux 
rigolles,  élargissemens  et  renfonsemens  de  la  plaine  de 
la  Garche,  et  des  menues  dépenses  faites  pour  la  garde 
et  entretiens  desd.  ouvrages,  et  22^  28  4d  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier6 2676 H ZC  4d 

22  juillet  : de  luy,  3760^  pour  délivrer  au  sr  Coïpel 
père,  pour  ce  qui  luy  est  dû  de  reste  de  la  pension 
de  3ooott  par  an  que  le  Roy  lui  a accordée  pendant  les 
années  précédentes,  et  3itt  5S  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier7  378 îtt  5S 

6 may  : de  luy,  3ooott  pour  délivrer  aux  prestres  de 
la  Mission  établis  à Fontainebleau,  pour  leur  subsistance 
et  entretenement  pendant  les  six  premiers  mois  de  la 
présente  année  1698,  y compris  les  taxations.  . 3ooort 

7 aoust  : de  luy,  38829**  16“  5d  pour  délivrer- aux 

nommez  Dorbay  et  héritiers,  Anglard  et  Girardot,  en- 
trepreneurs, pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’ils  ont  faits  pour  la  construction  des 
aqueducs  et  puits  sous  la  montagne  de  Rocancourt,  au 
valon  de  Marly,  à Bailly,  au  Chenay,  au  grand  réser- 
voir de  Trianon,  et  autres  endroits,  depuis  1677  jus- 
qu’en 1688,  et  323**  il*  7d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier8  39 1 53^  8S 

10  aoust  : de  luy,  27Z19**  1 1 s 7d  pour  délivrer  à la 
veuve  du  nommé  Laplante,  entrepreneur,  pour  parfait 
payement  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en 
société  avec  La  Pensée,  pour  la  construction  des  aque- 
ducs de  Vieille-Eglise,  du  Perray  et  du  Bois  d’Arcy,  pen- 
dant 1680  et  1686,  et  22**  i8s  5d  pour  les  taxations.  . 
2772+*  ios 

De  luy,  2000*’  pour  délivrer  au  sr  Frosne,  par  grati- 

5  E11  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner.» 

0 Idem. 

' Idem. 

8 Idem. 
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fication , en  considération  des  dépenses  extraordinaires 
qu’il  a esté  obligé  de  faire  pour  les  voyages  de  Meudon, 
et  pour  les  remboursemens  des  héritages  occupez  par  les 
travaux  que  le  Roy  a ordonné  estre  faits  aux  environs 
de  Versailles,  et  16*  i3s  Ad  pour  les  taxations  du  tréso- 
rier   2016*  1 3’  Ad 

i3  aoust  : de  luy,  A833*  6’ 8d  pour  délivrer  au 
s‘  des  Quoix  et  aux  damoiselles  Anne  et  Catherine  des 
Qioix,  tous  trois  frères  et  sœurs,  sçavoir  : Aooo*  pour 
le  prix  d’une  maison,  jardin  et  enclos  qui  leur  apar- 
tiennentdans  le  village  de  Marly,  que  le  Roy  a pris  pour 
servir  de  magasin  à ses  bâtimens,  et  83 3H  6’  8d  pour 
les  loyers  de  lad.  maison  pendant  l’année  dernière  1697 
et  les  huit  premiers  mois  1698,  et  A o*  5S  6d  pour  les 

taxations1. ^1873*+  12S  2d 

21  aoust  : de  luy,  6100*  pour  délivrer  au  sr  de  Pou- 
tri ncourt,  pour  les  loyers  qui  luy  sont  dûs  de  sa  maison , 
écurie  et  manège,  occupez  par  les  officiers  de  la  Grande 
Ecurie  à Paris,  et  5o*  16’  8d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier2  6i5o*i6’8d 

23  aoust  : de  luy,  12000*  pour  délivrer  au  nommé 
Lemaistre  le  neveu,  entrepreneur,  pour  le  parfait  paye- 
ment des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à Meudon 
en  1697,  et  îoo*  pour  les  taxations  du  trésorier3  .... 

....... 12100* 

9 septembre  : de  luy,  9000*  pour  délivrer  au  nommé 
Nesle,  menuisier,  pour  l’entier  et  parfait  payement  des 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à Trianon,  Marly 
et  Meudon  pendant  1697,  et  76*  pour  les  taxations  du 

trésorier4 907 5tt 

De  luy,  6000*  pour  délivrer  au  nommé  Mazière,  en- 
trepreneur, à compte  de  ce  qui  luy  est  dû  pour  la  ma- 
çonnerie du  palais  de  Trianon  et  du  Grand  Commun  du 
Roy,  à Versailles,  et  5o*  pour  les  taxations5  . . 6o5o* 
18  octobre  : de  luy,  10000*  pour  délivrer  aux 
s”  Chantemerle  et  Chausset,  entrepreneurs  des  mar- 
bres de  Languedoc  et  des  Pyrennées,  à compte  dcsd. 
marbres,  et  83*  6S  8d  pour  les  taxations  du  trésorier. 

10083*6’ 8d 

28  octobre  : de  luy,  100000*  pour  employer  à compte 
des  dépenses  extraordinaires  que  le  Roy  a ordonné  estre 
faites  en  ses  bâtimens  pendant  la  présente  année,  et 
833*  6’  8d  pourles  taxations  du  trésorier.  1 oo833*  6S  8d 

' Eu  marge  : «En  augmentations  de  gages  sans  rien 
donner  » 

2 Idem. 

3 Idem. 

4 Idem  . 

6 Idem. 


i5  novembre  : de  luy,  1A11*  16’  pour  délivrer  au 
sr  Aubin  , chargé  de  la  conduite  des  ornemens  que  le 
Roy  a donné  à l’église  catédrale  de  Strasbourg,  pour 
son  remboursement  de  la  dépense  qu’il  a fait  pour  con- 
duire lesd.  ornemens  à Strasbourg,  sçavoir  : 5 10*  pour 
les  deux  chareltes  qui  les  ont  voituré,  25i*  165  pour 
l’emballage  desd.  ornemens,  et  65o*  pour  les  frais  de 
son  voyage  qui  a duré  82  jours,  y compris  55  qu’il  a 
esté  obligé  de  séjourner  à Strasbourg,' lesd.  ornemens 
n’ayant  pu  être  délivrez  plutôt,  et  n*  i5’  3d  pour  les 

taxations 1 Ae3*  1 is  3d 

De  luy,  1A00*  pour  délivrer  aud.  s‘  Aubin,  que  le 
Roy  luy  a accordé  par  gratification  pour  l’indemniser  du 
présent  que  le  chapitre  de  l’église  catédralle  de  Stras- 
bourg luy  a voulu  faire,  qu’il  a refusé  par  ordre  du  Roy, 

et  11*  1 3’  Ad  pour  les  taxations 1 A 1 1*  1 3’  Ad 

28  novembre  : de  luy,  9A91*  io’6d  pour  délivrer 
au  sr  Gellée,  marchand  à Paris,  pour  son  payement  de 
2 Ai  pièces  de  gros  plomb  d’Angleterre,  pesant  ensemble 
73012  livres,  qu’il  a livré  dans  les  magasins  du  Roy,  à 
raison  de  t3o*  le  millier,  et  79*  is  1 id  pour  les  taxations 

du  trésorier 9570*1  2’ 5d 

De  luy,  6oo*  pour  délivrer  au  sr  Gabriel,  contrôleur 
général  des  bâtimens,  par  gratification,  en  considération 
de  deux  voyages  qu’il  a faits  à Compiègne  et  du  séjour 
qu’il  y a fait  pendant  le  temps  que  le  Roy  y a été,  et  5* 

pour  les  taxations 6o5* 

De  luy,  5oo*  pour  délivrer  au  s1'  Crescent,  contrô- 
leur des  bâtimens,  par  gratification , en  considération  des 
voyages  qu’il  a esté  obligé  de  faire  à Compiègne  pour  le 
rétablissement  des  ponts  de  la  forest  et  du  séjour  qu’il 
y a fait  pendant  le  temps  que  le  Roy  y a esté,  et  A*  3S  Ad 

pour  les  taxations 5oA*  3’  Ad 

23  novembre  : de  luy,  11000*  pour  délivrer  au 
sr  Pollard,  pour  le  posage  de  deux  conduites  de  fer  de 
18  pouces,  et  la  fourniture  de  100  tuyaux  d’un  pied  et 
de  200  tuyaux  de  8 pouces,  le  tout  pour  Marly  pen- 
dant 1697  et  1698,  et  91*  i3s  Ad  pour  les  taxations15.. 

t 1 1091*  i3’  Ad 

De  luy,  10000*  pour  délivrer  au  nommé  Mallet, 
charpentier,  pour  la  charpenterie  qu’il  a fourni  à Ver- 
sailles, la  Ménagerie  et  Meudon,  pendant  1697  et  1698, 
parmi  laquelle  il  y a sept  poutres  pour  la  grande  écurie 
du  Roy,  et  83*  6’  8d  pour  les  taxations7.  ioo83*  6’  8rt 
De  luy,  8720*  pour  délivrer  à la  veuve  Yvon,  cou- 
vreur, pour  les  ouvrages  de  couverture  qu’elle  a fait 

c E11  marge  : «En  augmentations  de  gages.» 

7 Idem. 
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faire  pendant  la  présente  année  an  château  de  Ver- 
sailles et  à la  Ménagerie,  et  72^  i35  4d  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier1 8792^  i3s  4d 

28  novembre  : de  luy,  n3ott  ios  pour  délivrer  au 

sr  Arnoux,  sçavoir  : 66ott  pour  10  chèvres  de  la  The- 
haïde,  à raison  de  66tt  la  pièce,  4i8tt  pour  19  poules 
sultanes,  à 2 2tt  la  pièce,  27^  ios  pour  un  canard  et  2 5tt 
pour  un  rat  d’Inde,  le  tout  livré  à la  Ménagerie,  de 
l’envoy  du  sr  Mosnier,  d’Aix  en  Provence,  et  gtt  8S  6d 
pour  les  taxations 1 1 3gtt  1 8S  5d 

29  novembre  : de  luy,  6200^  pour  délivrer  au 

sr  Coulon,  propriétaire  de  forges  en  Champagne,  pour 
son  parfait  payement  de  h 00  toises  de  tuiaux  de  fonte 
de  fer  d’un  pied  de  diametlre,  qu’il  a fourni  pour  Meu- 
don,  à raison  de  53^  la  toise,  compris  les  droits  qu’il  a 
payez,et5itt  i334d  pour  les  taxations2..  625  i334d 

De  luy,  i5i5ott  pour  employer  au  parfait  payement 
de  l’entretien  du  palais  et  jardin  des  Thuilleries  pendant 
la  présente  année,  sçavoir  : 65oott  au  sr  Le  Nostre  pour 
celuy  des  parterres,  du  petit  jardin  à fleurs  et  des  palis- 
sades de  jassemins  d’Espagne;  2600^  au  sr  Desgots, 
pour  celuy  de  toutes  les  allées  dud.  jardin;  1760^  à la 
veuve  Masson,  pour  celuy  du  petit  jardin  dud.  palais; 
43oott  au  sr  Clinchant,  garde  dud.  palais  et  concierge 
de  la  Salle  des  comédies  d’iceluy,  et  1 2 5S  pour  les 
taxations3 15276^  53 

De  luy,  18600^  pour  délivrer,  sçavoir:  6600^  à Le- 
normand,  jardinier,  pour  le  parfait  payement  de  l’entre- 
tien du  jardin  potager  de  Versailles  pendant  la  présente 
aimée,  gooott  à Dupuis  père,  pour  celuy  du  jardin  et 
orangerie  de  Versailles,  et  3oood  à Dupuis  fils,  pour 
celuy  des  jardins  et  pépinière  du  palais  de  Trianon,  le 
tout  pendant  la  présente  année,  et  i55tt  pour  les  taxa- 
tions4 5  187  55+* 

' 5 décembre  : de  luy,  1 8ooott  pour  délivrer  au  nommé 
Marcou,  entrepreneur,  pour  le  parfait  payement  des 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  pendant  la  pré- 
sente année,  tant  au  dedans  et  aux  dehors  du  château 
de  Versailles  qu’à  la  Ménagerie,  et  i5ott  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier5 i8i5oN 

De  luy,  9000^  pour  délivrer  au  nommé  Lucas,  plom- 
bier, pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  de  plomberie 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages. « 

2 Idem. 

3 Idem. 

4 Idem. 

5 Idem. 


qu’il  a faits  à Marly,  Meudon  et  Versailles  pendant  la 
présente  année,  et  76^  pour  les  taxations0 ....  907 5+t' 
De  luy,  5ooott  pour  délivrer  au  nommé  Roger,  ser- 
rurier, pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  de  serru- 
rerie qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  et  à Meudon- 
pendant  la  présente  année,  et  4itt  i3s  Ad  pour  les  taxa- 
tions7  5oàitt  1 3“  tid 

De  luy,  Zi  3 6 3 tt  163  gd  pour  délivrer  au  nommé  Tail- 
lard  de  Hauteclair,  pour  le  parfait  payement  des  la- 
bours et  plants  de  l’enceinte  des  palis  de  la  forcst  de 
Fontainebleau,  qu’il  a faits  depuis  l’année  1682  jusques- 
et  compris  l’année  1690,  et  35tt  7*  4d  pour  les  taxa- 
tions8  â3g9tt  4 3 id 

6  décembre  : de  luy,  ioooott  pour  délivrer  au 
s1'  Drouard,  rocailleur,  pour  le  parfait  payement  des  ou- 
vrages de  rocaille  qu’il  a faits  à Marly  pendant  la  pré- 
sente année,  et  83tt  65  8d  pour  les  taxations  du  trésorier9 

1 oo83tt  6S  8d 

12  décembre  : de  luy,  9000^  pour  délivrer  au  nommé 
Regnouf,  paveur,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages 
de  pavé  qu’il  a fait,  en  la  dépendance  du  château  de 
Marly  pendant  la  présente  année,  et  75^  pour  les  taxa- 
tions10   907 

De  luy,  9000^  pour  délivrer  au  nommé  du  Cors, 
menuisier,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  pen- 
dant la  présente  année,  et  76^  pour  les  taxations11.. 

.,...  9075^ 

De  luy,  3oott  pour  délivrer  à la  veuve  d’OuviER 
Fleurant,  par  gratification , en  considération  de  ce  qu’AN- 
toine  Trumel,  qui  avoit  une  pension  de  iuoott,  qui  est 
mort,  la  nourissoit  avec  ses  enfans,  et  2 N 103  pour  les 

taxations 3o2tt  103 

De  luy,  1 63+t  163  pour  délivrer  au  nommé  Baudouin, 
fermier  du  sr  de  Pisieux,  seigneur  en  partie  de  Gar- 
rière-sous-les-bois-de-Laye,  pour  la  non  jouissance  de 
84  perches  de  pré,  faisant  partie  d’une  pièce  de  deux 
arpens  et  demi,  qui  ont  esté  occupées,  pendant  six  an- 
nées qui  escherront  à la  fin  de  la  présente  année  1 698 , 
par  les  pierres  d’échantillon  et  par  les  recoupes  des  car- 
rières dud.  lieu,  qui  ont  esté  répandues  sur  lesd.  80  per- 
ches de  pré  pour  les  décharger  dans  les  balteaux  qui  les 

6 En  marge  : «En  augmentations  de  gages.» 

7 Idem  . 

8 Idem. 

9 Idem. 

10  Idem. 
n Idem. 
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conduisent  au  château  de  Marly,  et  27*  âd  pour  les 

taxations i65tt  35  àd 

2 1 décembre  : de  luy,  1200^  pour  délivrer  au  nommé 
Lefebvre,  sculpteur,  pour  deux  figures  de  marbre  qu’il 
a vendues  au  Roy,  qui  ont  esté  posées  à Marly,  et  iott 

pour  les  taxations  du  trésorier i2iott 

De  luy,  6oott  pour  délivrer  au  nommé  Loyselet,  par 
gratification  une  fois  payée  seulement,  en  considération 
de  ce  qu’il  a accordé  le  carillon  de  la  Samaritaine  et  les 
cloches  de  la  parroisse  de  Versailles,  et  pour  les  taxa- 
tions  6o5tt 

De  luy,  gooti  pour  délivrer  au  nommé  Bodrgaelt, 
arpenteur,  par  gratification,  en  considération  des  arpen- 
tages et  des  cartes  qu'il  a fait  pour  la  terre  de  Main- 
tenon  et  celle  de  Grogneuil,  et  7 H ios  pour  les  taxations 

du  trésorier 907^  pos 

De  luy,  2 5ott  pour  délivrer  au  nommé  Jouanne, 
habitant  du  village  de  La  Verrière,  fermier  du  sr  Le- 
vasseur, pour  son  dédomagement  à cause  des  pertes  par 
luy  souffertes  au  mois  de  février  dernier  par  le  débor- 
dement des  eaux  de  l’étang  du  Menil-Saint-Denis,  et 

2tt  is  8d  pour  les  taxations 202^  is  8d 

De  luy,  Zintt  12'  pour  délivrer  aux  héritiers  de  Ja- 
ques Lemaistre,  de  Petit  Maire,  et  à Nicolle  Viennot, 
pour  leur  remboursement  tant  du  fonds  que  de  la  non 
jouissance  des  héritlages  à eux  aparlenans,  qui  sont  oc- 
cupez par  l’avenue  que  le  Roy  a fait  planter  en  1662, 
depuis  la  porte  de  la  ménagerie  du  parc  de  Vincennes 
jusqu’à  Picpus,  et  8S  7<l  pour  les  taxations  du  tréso- 
rier   h i5tt  o5  711 

De  luy,  ig8ooH  pour  délivrer  au  nommé  Regnou  F, 
paveur,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  de  pavé 
qu’il  a faits  à Versailles,  Meudon  et  Marly  pendant  la 
présente  année,  et  i65tt  pour  les  taxations1 . . igg65tt 
De  luy,  5ooott  pour  délivrer  à Anceau,  pour  le  par- 
fait payement  du  ciment  qu’il  a fait  pour  le  nouvel  abreu- 
voir de  Marly  pendant  la  présente  année,  et  4 1++  i35  4d 

pour  les  taxations2 ’ 5oàitt  i3s  àd 

De  luy,  73oott  pour  délivrer  au  srGiRARDON,  sculpteur, 
pour  le  parfait  payement  du  pied  d’estal  de  sculpture 
qu’il  a fait  en  marbre  pour  le  groupe  de  l 'Enlèvement 
de  Proserpine,  qui  doit  estre  posé  dans  la  Colonnade  à 
Versailles,  et  autres  ouvrages  qu’il  a faits  pendant  la  pré- 
sente année,  et  6ott  i6s  8d  pour  les  taxations 

7360^  16“  8d 

De  luy,  5365ti  2'  pour  délivrer  aux  Pères  Minimes 

1 En  marge  : «En  augmentations  de  gages.:; 

5  Idem. 


établis  dans  le  parc  de  Vincennes,  pour  leur  payement 
tant  du  fonds  que  de  l’indemnité  et  de  la  non  jouissance 
des  héritlages  à eux  apartenans,  que  le  Roy  a fait  en- 
fermer dans  l’augmentation  du  parc  de  Vincennes  en 
l’année  i658,  et  4P  i4s  2d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier 3 54o9tt  i6s  2d 

De  luy,  1 1 378^  4S  pour  délivrer  au  sr  Dubois, 
prestre  curé  de  la  parroisse  de  Saint- Germain  de  Sa- 
clay et  de  Saint-Barthélemy  de  Vauhalan,  son  annexe, 
pour  son  remboursement  des  non  jouissances  et  indem- 
nité de  la  dixme  qu’il  avoit  droit  de  prendre  sur  les 
héritages  occupez  par  les  travaux  que  le  Roy  a fait  faire 
dans  la  plaine  de  Saclay,  et  9P  1 6S  4d  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier4 1 1 4 73++  oa  4d 

1 h décembre  : de  luy,  45oott  pour  délivrer  au 
nommé  Aubert,  charpentier,  pour  le  parfait  payement 
des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  au  château  de 
Marly  pendant  la  présente  année,  et  37^  1 os  pour  les 

taxations5 4537tt  ios 

De  luy,  Zi5oott  pour  délivrer  au  nommé  Lemoyne, 
fondeur,  pour  le  parfait  payement  des  ouvrages  de  cuivre 
qu’il  a li  vrez  à Marly  pendant  idem,  et  3 7+1  ios  pour  les 
taxations6 4537^  105 

De  luy,  45oott  pour  délivrer  aux  nommez  Champagne  et 
Lavenet,  terrassiers,  pour  le  parfait  payement  des  terres 
qu’ils  ont  remuées  à Marly  pendant  la  présente  année, 
et  37^  105  pour  les  taxations7 /i537tt  105 

26  décembre  : de  luy,  àoooott  pour  délivrer  au 
nommé  Bailly,  entrepreneur,  pour  le  parfait  payement 
4 des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  nouvel 
abreuvoir,  à la  pièce  des  Quatre  gerbes,  au  bâtiment 
rond  et  autres  endroits  de  Marly  pendant  la  présente 
année,  et  333tt  fis  8d  pour  les  taxations8.  4 0 3 3 3 *+  6S  8d 

9 décembre  : de  luy,  3ooott  pour  délivrer  aux  prestres 
de  la  Mission  de  Fontainebleau,  pour  leur  subsistance 
et  entretennement  pendant  les  six  derniers  mois  1698. 
3ooott 

RECETTE  PARTICULIÈRE  1 698. 

26  janvier  1698  : de  Gilles  Lemoyne,  fondeur,  pour 
le  prix  de  mil  livres  pesant  de  potin  qui  luy  a esté  livré 
du  magasin  de  Versailles,  à 1 os  la  livre 5oott 

3 En  marge  : «En  augmentations  de  gages. r, 

4 Idem. 

6  Idem. 

6 Idem. 

7 Idem. 

8 Idem. 
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De  luy,  pour  quatre  milliers  pesant  de  potin  livré 

du  magasin  de  Versailles,  à io‘  la  livre 2000** 

Du  nommé  Lemoyne,  sculpteur,  pour  le  prix  d’un 
bloc  de  marbre  blanc  qui  luy  a esté  donné  du  magasin 
du  Roy  pour  faire  le  buste  de  M.  le  président  de  Me- 
hards,  contenant  11  pieds  3 pouces  cube,  à n*t  105  le 

pied i29tt7s6d 

2 février  : d’HuBERT  Misson,  marbrier,  pour  une 
tranche  de  marbre  verd  de  Campan,  du  magasin,  pour 
faire  une  fausse  gorge  et  des  pilastres  à la  cheminée  de 
la  chambre  à coucher  de  Monseigneur,  à Meudon , conte- 
nant 2 pieds  8 lignes  cube,  à 8**  i55  le  pied.  17**  19’  8'1 
1 1 février  : de  M.  et  Mme  de  Sur  ville,  héritiers  bé- 
néfieières  de  deffunt  M.  le  duc  d’Humières,  par  les 
mains  de  M.  Cornet,  advocat  au  Parlement,  ioo** 
à compte  des  arrérages  de  pareille  somme  par  chacun 
an  deüe  à feu  M.  Manessier,  cy-devant  trésorier  des 
Bàtimens , par  la  succession  dud.  deffunt  sr  due  »’Hu- 
mières,  en  conséquence  de  l’arrest  du  Conseil  d’Etat  du 
21  octobre  1 69A , dont  la  succession  dud.  feu  Manessier 

demeurera  d’autant,  quitte  envers  le  Roy too*I 

2 mars  : de  Germain  Paris,  pour  le  prix  des  bois  de 
corde  et  fagots  qui  luy  ont  esté  vendus,  provenans  des 
émondes  des  arbres  des  avenues  du  parc  de  Vincennes. 

38oi**  i4s 

De  Jacques  Jacquet,  4 20**  restans  du  prix  des  oziers 
plantez  dans  les  isles,  qui  ont  esté  coupez,  sur  la  fin 

de  1697,  à la  Machine 420*1 

19  mars  : de  François  Deschamps,  marbrier,  1067** 
dont  il  est  demeuré  redevable  au  Roy  sur  le  pavé  à 
compartimens  de  marbre  de  la  grande  église  des  Inva- 
lides, déduction  à luy  faite  des  33oo**  qu’il  a reçeus  à 

compte  de  cet  ouvrage  en  1691  et  1692 1 067*1 

3o  mars  : de  Pierre  Roger,  serrurier,  pour  le  prix 
de  1 0 1 pieds  de  longueur  qui  composent  1 0 tringles  de 
fer  poli  des  portières  des  apartemens  de  Meudon,  à 

raison  de  1 os  le  pied 5ott  105 

De  Thomas  Vallerand,  autre,  pour  le  prix  de 
825  livres  pesant  de  vieux  fer,  à 6*+  le  cent , provenant  des 
démolitions  des  vieilles  caisses  de  l’Orangerie.  . Aqtt  io! 
De  Nicolas  Desjardins,  autre,  pour  843  livres  de 

vieux  fer  provenant  idem 5 o+t  1 1 3 

6 avril  : d’HuBERT  Misson,  marbrier,  pour  le  prix 
d’une  tranche  de  marbre  verd  de  Campan,  contenant 
10  pieds  1 1 pouces  8 lignes  i/4,  à raison  de  8**  i5s  le 

pied  cube 96*1  0’ 5<l 

De  luy,  pour  le  prix  d’un  bloc  de  pareil  marbre, 
contenant  2 pieds  8 pouces  9 lignes  3/4,  à raison  de 
8**  i5‘  le  pied  cube 23**  i8s  6d 


De  François  Deschamps,  autre,  pour  le  prix  d’une 
tranche  dud.  marbre,  contenant  6 pouces  1 ligne  1/2, 

qui  luy  a esté  donnée  idem 4**  qs  .3d 

De  Pierre  Lisqui,  autre,  pour  une  tranche  de  marbre 
verd  de  Campan,  au  mesme  prix  que  dessus.,  6*t  5S  2d 
De  divers  particuliers,  pour  le  prix  des  bois  et  autres 
équipages  de  la  rivière  d’Eure  apartenans  au  Roy  qui 

leur  ont  esté  vendus  par  le  s1'  Houry. 221*1  12s 

i3  avril  : de  Thomas  Vallerand,  serrurier,  pour 
4 livres  pesant  de  1er  provenant  d’une  vieille  rampe  de 
l’escalier  proche  Mme  de  Maintenon,  à 6*+  le  cent.,  a A*t 
Dud.  Lisqui,  pour  une  tranche  de  pareil  marbre  que 

dessus 4**  1 7®  2'1 

20  avril  : dud.  Deschamps,  pour  le  prix  d’une  tranche 
de  marbre  verd  de  Campan,  contenant  9 pouces  4 li- 
gnes 1 3/i 6 , à 8**i5s  le  pied  cube,  qui  luy  a esté 
donnée  du  magasin  pour  faire  des  revêtemens  à la  che- 
minée de  la  garde-robbe  du  Roy,  à Marly. . 6**  i6s  ud 
4 may  : de  Gilles  Lemoyne,  fondeur,  pour  4 milliers 
pesant  de  potin  qui  lui  a esté  livré  du  magasin  du  Roy, 

à raison  de  ios  la  livre 2000** 

1 1 may  : du  sr  Flamant,  sculpteur,  pour  le  prix 
d’une  tranche  de  marbre  blanc,  contenant  6 pieds 
3 pouces  5 lignes  2/3,  à raison  de  ii**ios  le  pied 
cube,  qui  luy  a esté  donné  du  magasin  du  Roy  pour 

faire  un  Enfant 72**  6S  5d 

De  M.  de  la  Baume,  maitre  des  comptes,  pour  le  prix 
de  2 3 toises  carrées  de  carreau  de  marbre,  provenans  de 

la  gallerie  de  Meudon,  à 25*1  la  toise 5751+ 

Du  s’  Tribouleau,  pour  5i  toises  carrées  dud.  car- 
reau  1975tt 

Du  s1  Nesme,  pour  22  toises  carrées,  idem.  . 55o** 
1 8 may  : de  M.  Brochet,  trésorier  général  des  ponts 
et  chaussées  de  France,  84o**  en  l’acquit  de  Messieurs 
les  trésoriers  de  France,  procureur  du  Roy  et  greffier 
au  bureau  des  finances  do  Moulins,  pour  deux  années, 
escheües  le  20  février  1698,  de  la  rente  de  420*+  par  an 
qu’ils  doivent  à la  succession  du  feu  sr  Manessier,  tré- 
sorier des  Bàtimens,  par  contract  du  20  février  1692, 
de  quoy  ils  demeurent  quittes  envers  lad.  succession, 
suivant  l’arrest  du  Conseil  d’Élat  du  21  décembre  i6g4, 

et  icelle  envers  Sa  Majesté 84o*+ 

Du  sr  Fossier,  garde-magasins  des  Bàtimens,  pour 
le  prix  de  3oo3  livres  pesant  de  cuivre  rouge  vendu  à 

plusieurs  particuliers,  à raison  de  i8s  la  livre 

2702*1  i4s 

De  Jean-Jacques  Aubert,  charpentier,  pour  181  pièces 
2 pieds  4 pouces  de  vieux  bois  de  charpente  provenant 
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des  démolitions  de  Marly  qui  luy  ont  esté  donnez,  à 

1 8ott  le  cent 3e5tt  i6’ 

De  Gilles  Lemoyne,  pour  le  prix  d’un  millier  pesant 
de  poliu  qui  luy  a esté  livré  du  magasin  de  Versailles,  à 
raison  de  ios  la  livre 5oott 

2 5 may  : de  Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  29  pieds 

9 lignes  1 1 points  de  marbre  du  magasin  de  Versailles. 
a6itt  195 

De  François  Lf,  Prince,  marbrier,  pour  une  tranche 
de  marbre  verd  de  Campan , contenant  en  cube  6 pieds 

3 lignes  1/2  , à 8tt  1 5’  le  pied 5i*t  i4!  2d 

icr  juin  : de  Thomas  Vallerant,  serrurier,  pour 
63g  livres  de  vieux  fer  provenant  des  caisses  de  l’oran- 
gerie de  Cha ville , à 6tt  le  cent 38**  7’ 

8 juin  : dud.  Lemoyne,  pour  le  prix  d’un  millier  pe- 
sant de  potin  qui  luy  a esté  livré  du  magasin,  à ios  la 

livre 5oo** 

Du  sr  de  la  Grange,  produit  de  la  vente  des  équipages 
du  sr  Lemaistre,  entrepreneur  de  maçonnerie  de  l’a- 
queduc de  Maintenon,  apartenans  au  Roy,  attendu  qu’ils 
sont  passez  aud.  Lemaistre  dans  le  compte  que  M.  Ro- 

belin  a fait  avec  luy 538**  4‘  Gd 

t5  juin  : de  Pierre  Roger  , serrurier,  pour  2270 
livres  pesant  de  vieux  fer  à luy  donnez,  provenant  des 
démolitions  de  Chaville,  à raison  de  6**  le  cent.... 

1 36 **  4’ 

18  juin  : du  s1'  Domatre  Manessier,  à compte  de  ce 
qu’il  doit  à la  succession  de  delfunt  Charles  Manessier, 
trésorier  général  des  Bàtimens,  conformément  à l’arrest 

du  Conseil  d’Etat  du  21  décembre  169/1 5oo** 

2/1  juin  : de  M.  de  Turmenies,  cy-devant  receveur 
général  de  l’hôtel  royal  des  Invalides,  pour  estre  em- 
ployez aux  dépenses  à faire  au  bâtiment  de  l’église  dud. 

hôtel  pendant  la  présente  année 3oooo** 

26  juin  : de  la  somme  de  280373**  4S  à quoy  monte 
le  reliquat  du  compte  de  l’année  1696,  arresté  ce  jour- 

d’hui 280373**  45 

6 juillet  : de  Logis  Regnouf,  paveur,  pour  le  prix  de 
3ô 5 toises  3/4  8 pieds  de  gros  pavé  sortant  de  derrière 
les  pavillons  de  Marly,  du  côté  de  Luciennes,  à 5**  i5*  la 
toise  quarrée,  et  de  3i2  toises  1/2  3 pieds  de  pavé  sor- 
tant de  derrière  lesd.  pavillons  du  côté  de  Marly,  à 

5**  1 os  la  toise 3708**  il" 

i3  juillet  : des  nommez  Levé  et  Mazière  de  Sergy, 
entrepreneurs,  pour  le  prix  des  démolitions  des  murs 
du  Cheny,  qui  leur  ont  esté  données  à compte  le 
7 mars  i684 5i  1 6** 

3 aoust  : du  nommé  Lochon,  ébéniste,  pour  le  prix  de 
11020  livres  pesant  de  tontes  sortes  de  moulures  vieilles 


de  cuivre  qui  ont  servi  autrefois  aux  châssis  à verres 
des  croisées  des  apartemens  du  château,  à raison  de 
ns  la  livre;  lesquels  cuivres  proviennent  et  font  partie 
de  ceux  qui  se  sont  trouvez  dans  un  magasin  apartenant 

au  Roy  chez  feu  M.  Lefebvre 56x** 

Du  sr  Briot,  pour  le  prix  des  glaces  cassées  et  défec- 
tueuses apartenans  au  Roy,  qui  se  sont  trouvées  dans  le 

susd.  magasin 445** 

De  Jean  Dorbay,  entrepreneur,  3o45**  iis  iod  pour, 
avec  42854**  8S  2d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  ma- 
çonnerie qu’il  a faits  tant  au  Grand  Commun,  à la 
Chancellerie,  à l’aile  à main  gauche  en  entrant  en  la 
cour  du  château  de  Versailles  qu’autres  endroits  de  la 
dépendance  d’iceluy  pendant  1678  et  1680,  contenus 
en  quatre  mémoires  attachez  à l’ordre  de  recette,  de- 
meurer par  led.  Dorbay  quitte  et  déchargé  envers  S.  M. 
de  la  somme  de  45900**  qu’il  a reçeue  pendant  lesd. 

années  à compte  de  ses  ouvrages 3o45**  1 xs  xod 

10  aoust  : du  nommé  Fordrin,  serrurier,  pour  le 
prix  de  2 milliers  pesant  de  vieux  fer  qui  luy  ont  esté 
livrez  du  magasin  de  l’hôtel  de  Vandôme,  à 60**  le 

millier 120** 

i4  septembre  : de  Dezaigres,  marbrier,  pour  6 pieds 

8 lignes  de  marbre  verd  d’Égiple , à luy  livré  du  magasin  , 

à 23**  5S  le  pied  cube x4o**  x6“  xd 

1 6 novembre  : du  nommé  Lemaistre  le  neveu  , pour 
57  toises  1/2  cube  de  moilon  provenant  des  démolitions 
qui  ont  esté  faites  à Meudon  et  à Chaville  pendant  la 
présente  année,  à raison  de  12**  la  toise.  .:....  690** 
Du  sr  Masson,  inspecteur  à Vincennes,  pour  le  prix 
des  bois  rompus  par  les  vents  et  abattus  dans  le  parc  de 
Vincennes,  qu’il  a vendus  au  proffit  du  Roy,  depuis  le 

1"  novembre  1696  jusqu’au  t"  de  ce  mois 80** 

Du  nommé  Cuvillier,  marbrier,  pour  le  prix  d’une 
trenche  de  marbre  verd  de  Campan,  contenant  en  cube 
6 pieds  5 pouces  9 lignes  23/24,  à raison  de  8**  x5s  le 
pied,  à luy  livré  du  magasin  du  Roy  pour  faire  une 

cheminée  au  château  de  Marly 56*1  i45  1 od 

Des  nommez  Ergot  et  Leprince,  marbiiers,  pour  le 
prix  de  1 1 pieds  7 pouces  9 lignes  i5/i6  de  marbre 
de  Languedoc,  à raison  de  8**  i6s  le  pied  cube,,  livré 
idem  pour  faire  deux  cheminées  au  château  de  Marly. 

X02**  xos  8d 

De  Pierre  Lisqui,  autre,  sçavoir  : 81**  i7’7d  pour 
4 pieds  6 pouces  6 lignes  3/4  cube  de  marbre  de  Lan- 
guedoc, â raison  de  8H  i6s  le  pied  cube,  et  de  4 pieds 

9 pouces  5 lignes  1/6  de  marbre  verd  de  Campan,  à 
8**  i55  le  pied  cube,  pour  faire  deux  cheminées  au  châ- 
teaux de  Marly;  et.  2562**  18’  1 id  pour  le  prix  de 
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197  pieds  1 pouce  9 lignes  29/48  cube  de  marbre 
blanc  veiné  pour  faire  quatre  socles  avec  leurs  gorges, 
chacun  de  deux  assises,  d’une  pièce  à l’orangerie  du 
château  de  Versailles,  à i3++le  pied  cube,  à cause  de  la 
grandeur  extraordinaire  des  deux  blocs  d’où  la  quan- 
tité de  pieds  a esté  tirée . 2644++  i6‘  6d 

De  François  Deschamps,  autre,  sçavoir  : 46+t  19“  6d 
pour  une  trenche  de  marbre  blanc  veiné,  contenant 

4 pouces,  et  2 trenches  de  verd  de  Campan,  contenant 

5 pieds  5 lignes  1/6,  pour  faire  une  cheminée  dans 
la  chambre  de  Monseigneur  au  château  de  Marly; 
322  i++  i4s  2d  pour  280  pieds  1 pouce  9 lignes  t/2  cube 
de  marbre  blanc  veiné  pour  faire  2 pieds  d’estaux  sous 
des  groupes  à l’orangerie  de  Versailles,  à raison  de 
ntt  tos  le  pied  cube;  g4 5S  Ad  pour  82  pieds  3 li- 
gnes 5/i2  cube  de  marbre  blanc  pour  faire  les  marches 
autour  du  pied  d’ estai  du  groupe  de  l 'Enlèvement  de 
Proserpine  du  sr  Girardon,  à io!  le  pied  cube;  et 
465++  17“  8d  pour  ko  pieds  9 pouces  3 lignes  i/4  cube 
de  marbre  blanc  veiné  pour  faire  le  pied  d’estal  de  la 

Cléopâtre,  à Meudon,  à 1 i++  ios  le  pied  cube 

468o++  i6s  8d 

23  novembre  : de  Jean  Mallet,  charpentier,  pour  le 
prix  de  86  pièces  î/k  de  bois  provenant  des  poutres 
qui  ont  été  démolies  au  grenier  de  la  grande  écurie  du 

Roy  à Versailles,  à 280**  le  cent 2 4 1 +1  tos 

3o  novembre  : deluy,  pour  le  prix  de  107  pièces  5/12 
de  vieux  bois  provenant  des  démolitions  de  Meudon,  à 

25ott  le  cent 268++  9’ 

7 décembre  : d’ALExis  Fordrin,  serrurier,  pour  un 
millier  de  vieux  1er  du  magasin  de  l’hùlel  de  Vandùme, 

à 6++  le  cent 6o++ 

îk  décembre  : du  nommé  Lochon,  ébéniste  fondeur, 


pour  le  prix  de  i384  livres  de  vieux  cuivre,  à i4‘  la  livre, 
qui  luy  a esté  livré  du  magasin  des  démolitions  de  Ver- 
sailles  « 968++ i6s 

28  décembre  : du  sr  Briot,  miroitier,  pour  le  prix  de 
deux  glaces  qui  ont  esté  déposées  des  apartemens  du  pa- 
lais de  Trianon,  sçavoir:  160++  pour  une  de  48  pouces 
sur  3o,  et  l’autre  de  11 5++  pour  une  de  39  pouces 

sur  27 2751+ 

28  janvier  1699  : c^es  particuliers  locataires  des 
maisons  apa'rtenant  *1  Roy  à Paris,  pour  le  prix  de 

leurs  baux  pendant  l’année  1698 1820++ 

22  février  : du  sr  Samson,  receveur  des  consignations 
du  Parlement  de  Paris,  12-332++  8S  gd  en  l’acquit  des 
héritiers  du  s1  Jean  Pitan,  orfèvre  jouaillier,  sçavoir  : 
10000++  de  principal  en  exécution  de  l’arrest  du  Con- 
seil d’État  du  8 juillet  i673,  et  233a++  8S  Qd  pour  les 
intérests  jusqu’au  parfait  remboursement.  1 2.332++  8S  9d 

REMISE  DE  DENIERS. 

3i  aoust  1699  : à Me  Joseph  Blondel,  trésorier  gé- 
néral des  Bâtiments  en  exercice  en  1699,  3oooo++  fai- 
sant partie  de  plus  grande  somme  restante  ez  mains  de 
Me  Charles  Le  Besgue,  cv-devant  trésorier  général  des 
Bàlimens,  du  londs  destiné  par  le  Roy  pour  la  dépense 

de  ses  Bàlimens  de  l’année  1696 3oooo++ 

3 janvier- ier  février  1700  : à Me  François  Gabriel, 
trésorier  général  des  Bâtimens  en  exercice  en  1700", 
64 1 35*+  1 7S  8d  faisant  partie  des  sommes  restantes  en  ses 
mains  du  fonds  de  l’année  1698  (2  p.).  64i.35*+  17’ 8d 
22  février  1700  : à luy,  somme  faisant  partie  déplus 

grande  somme  restante  des  années  précédentes 

• • • 1 1 2 33  2 ++  9“ 


DÉPENSE. 


VERSAILLES. 


MAÇONNERIE. 

5 janvier -7  décembre  : à Gérard  Marcou,  entrepre- 
neur, pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a fait  au 
château  de  Versailles  depuis  le  mois  de  décembre  1697 
jusqu’au  mois  de  novembre  1698  (17p.)  1 a854++ 1 s 8d 

6 juillet- 23  novembre  : à luy,  sur  les  ouvrages 

de  maçonnerie  qu’il  a fait  aux  offices  de  la  Ménagerie 
(+ 1 P*) 17000++ 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


16  mars;  à Daiifresne,  maçon,  pour  les  garnitures 
de  toile  qu’il  a posé  au-dessus  des  cheminées  du  châ- 


teau   95tt 

22  juin;  à luy,  pour  17  garnilures  de  toile  qu’il  a 
posé  aud.  château  5 1 tt 

Somme  de  ce  chapitre 29930++  is  8d 


'TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

3o  mars-il  may  : à Diirel,  jardinier,  pour  le  treil- 
lage de  perche  de  châteignier  qu’il  a fait  au  pied  du  mur 
de  terrasse  au  long  de  l’aile  neuve  (2p.).,  26/1++  is  3fl 

20 
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i :j  octobre  - 7 décembre  : à luy,  pour  le  treillage  d’écha- 
las  au  jardin  de  Mme  la  duchesse  de  Bourgogne  et  à la 

Ménagerie  (3p.) A65tt  as  5d 

19  janvier -6  juillet  : à Duval,  pour  avoir  eu  soin  de 
faire  nettoyer  l’avant-cour  du  château  de  Versailles  pen- 
dant les  6 derniers  mois  1697  et  les  6 premiers  1698 

(2  p.) 200tt 

i3  avril  - 12  octobre  : à François  Durand  et  Laforge, 
glaiseurs,  pour  ouvrages  de  glaise  qu’ils  ont  faits  à la  dé- 
charge du  bout  du  canal  vers  la  grille  de  Gallie,  à l’acque- 
duc  proche  le  regard  du  réservoir  de  Saint-Cyr  et  au 
conroy  de  la  pièce  de  Neptune,  des  bassins  d’Apollon  et 

des  Trois  fontaines  (2p.) 1 54tt  8S  6d 

27  avril  - 1 1 may  : à eux,  pour  leurs  ouvrages  de  glaise 
au  bassin  du  bois  du  jardin  de  Trianon  (2  p.)  362**  i9s 

6 juillet -21  aoust:  à eux,  pour  les  réparations  de  glaise 

qu’ils  ont  fait  au  bout  du  canal  du  costé  de  la  Ménagerie 
(5p.) 1 0 2 1 ** 

26  octobre- 7 décembre  : à eux,  pour  le  nettoyement 
du  canal  le  long  du  chemin  de  la  Ménagerie  (A  p.)  1 076** 

7 décembre  : à Rémy  Janson  , pour  la  bonne  terre  qu’il 
a fait  transporter  pour  planter  les  palissades  d’ifs  au 


pourtour  de  la  pièce  des  Suisses 2i3*t  123 

Somme  de  ce  chapitre.  .....  3757**  3S  2d 

FUMIERS. 


• 5 janvier- 21  décembre  : à Butteau,  voiturier,  pour 
20  toises  cubes  de  fumier  qu’il  a fourni  pour  les  bara- 
ques de  la  pépinière  de  Trianon  qui  furent  rétablies  l’année 

dernière  ( 2 p.) i4ott 

21  décembre  : à luy,  pour  les  fumiers,  marc  de  vigne 
et  fiente  de  pigeon  qu’il  a fourni  et  voituré  pour  l’oran- 
gerie de  Versailles  en  1698 33o** 

Somme  de  ce  chapitre 470** 

SABLE  DE  RIVIÈRE. 

25  may -23  novembre  : à Christophe  Lafosse,  voitu- 
rier par  terre,  pour  avoir  voilure  du  sable  de  rivière  du 
port  de  Saint-Cloud  à Versailles  et  à Trianon  (4p.).. 

959tt9‘6d 

8 juin- 1 4 septembre  : audit  Lafosse  et  à Devienne, 

pour  la  voiture  dudit  sable  (6p.) 1989**  As 

25  may  - 23  novembre  : à Jacques  et  Pierre  Delagarde, 
pescheurs,  pour  avoir  tiré  ledit  sable  dé  la  rivière  et 
l’avoir  livré  sur  ledit  port  de  Saint-Cloud , à 5**  le  muid 

(7  p.). • • G 4 1 H 3 s 6d 

3539tt  i6J 


GLACIÈRES. 

5 janvier- 23  novembre  : à Remy  Janson,  pour  2 56 
toises  1 /6  cubes  de  glace  pour  remplir  les  glacières  de 
Clagny,  Satorv,  Trianon  et  la  Ménagerie  (8  p.).  3 1 4 6+* 
16  mars  : à Nicolas  Redëau,  pour  la  paille  longue 
qu’il  a fourni  pour  estre  employée  à rétablir  les  couver- 
tures desd.  glacières 336**  7“  6d 

2 mars  : à Pichot,  couvreur  en  chaume , pour  les  ou- 
vrages de  couverture  qu’il  a fait  sur  les  glacières  de  Cla- 
gny, de  la  Ménagerie  et  de  Satory i54**  is  iod 

Somme  de  ce  chapitre 3636**  g5  4d 

charpenterie. 

19  janvier-  1 1 may  : à Jean  Mallet,  charpentier,  pour 
les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  au  château  pen- 
dant novembre  et  décembre  1697  et  le  mois  de  janvier 

1698  (3  p.) 48o**  17® 

2.5  may -23  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  charpenterie  à la  Ménagerie  et  au  château 

(i4p.) Agoo** 

16  février  : à Vallée,  charpentier,  pour  les  ouvrages 
de  charpenterie  qu’il  a faits  à une  glacière  de  Clagny, 
et  à un  trou  proche  les  glacières  de  Satory.  279**  i8s  Ad 
A luy,  pour  les  voitures  qu’il  a fournies  pour  voilurer 
les  vieux  bois  qui  ont  servy  auxd.  ouvrages 36** 

Somme  de  ce  chapitre. . . . 56g6**  i5s  4d 
couverture. 

i3  avril-9  novembre  : à la  veuve  d’EsTiENNB  Yvon, 
couvreur,  à compte  des  ouvrages  qu’elle  a fait  faire  sur 
les  combles  du  château  au  sujet  du  rétablissement  des 
cheminées  qui  estoient  en  danger  du  feu  (10  p.)  21  00** 

MENUISERIE. 

19  janvier  : à Barthélemy  Ducors,  menuisier,  parfait 
payement  de  5100*1  gs  iod  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  pendant  les  7 pre- 
miers mois  de  l’année  1697 4o2**  17*  4d 

2 février- 7 décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  menuiserie  pendant  l’année  1698  (16  p.).. 

5Aoo** 

3o  mars  : à luy,  sur  32  grandes  caisses  qu’il  a fait 

pour  l’orangerie  de  Versailles 200** 

8-22  juin  : à luy,  et  Chevalier,  pour  les  journées  de 
menuisier  et  bois  qu’ils  ont  fourni  pour  le  rétablissement 

des  caisses  de  l’Orangerie  (2p.) 563**  i5* 

2 février- 2 mars  : aud.  Chevalier,  pour  la  menui- 


Somme  de  ce  chapitre. 


309  ANNÉE  1698. 

série  qu’il  a fait  au  château  en  1696  et  1697  (2p.).. 

435tt  1 2S 

26  octobre  : à luy,  à compte  desdits  ouvrages  pour 

1698 i5oH 

1  6 février  : à Laurent,  menuisier,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a fait  à l’appartement  de  Mme  de  Maintenon  pen- 
dant le  mois  de  février  dernier 1 i6tt  i5s 

20  juillet- 21  décembre  : à Antoine  Rivet,  menuisier, 
à compte  de  ses  ouvrages  pour  la  Ménagerie  (12  p.).  . 

58oott 

1Ü  février-21  décembre  : à Pierre  Veydeau,  menui- 
sier, à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à 

Trianon  (7p.) 2 ioott 

16  février- 2G  octobre  : à Lotus  Nivet,  menuisier,  à 
compte  des  ouvrages  qu’il  fait  à Trianon  (3  p.).  . 8oott 
10  janvier- 22  juin:  à Toulouzin,  menuisier,  parfait 
payement  de  5o8tt  1 js  5d  pour  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’il  a fait  au  château  en  1697  (2  p.)  3o8H  ns  5d 
3o  mars- 21  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pen- 
dant l’année  1698  (7  p.) 1200tt 

6 juillet -9  novembre  : à luy,  pour  avoir  démonté, 
remonté  et  porté  au  magasin  les  dormans  des  châssis 
d’hyver  dos  grandes  ailes  du  château  de  Versailles  (2p.) 

!9^tt 

3 aoust-7  décembre  : à luy,  pour  les  réparations  de 
menuiserie  qu’il  a fait  à la  Ménagerie  (2  p.).  giott  ns 
16  février- 20  juillet  : à Jean  Denelle,  menuisier, 
à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  à Trianon 

(2p.) 5oott 

20  juillet- 2 i décembre  : à luy,  à compte  des  ouvrages 
de  menuiserie  qu’il  fait  à la  Ménagerie  (10  p.).  . 3ç)Oott 

3o  mars- 25  may  : à Gauray,  menuisier,  pour  les 

caisses  qu’il  fait  pour  l’orangerie  de  Versailles  (3  p.).  . 

45ott 

9 novembre  : à luy,  à compte  de  la  menuiserie  qu’il 


fait  à la  Ménagerie 2 00tt 

Somme  de  ce  chapitre  ....  229.32**  is  9^ 


ROSSES  DE  BATTEAU. 

11  may- 6 juillet  : à Loiseleur,  marchand  de  bois, 
pour  les  seaux  qu’il  a fait  pour  les  orangers  de  Trianon, 
et  planches  de  bois  de  hatteau  qu’il  a livrez  pour  les  jar- 
dins du  château  et  de  Trianon  en  1698  (4  p.)  . . 780** 

3 aoust-7  décembre  : à luy,  pour  lesdites  fournitures 

pendant  l’année  1697  (3  p.) 435tt6s  6d 

Somme  de  ce  chapitre i2i5H  65  6d 

SERRURERIE. 

3 aoust  : à Pierre  Roger,  serrurier,  pour  ses  ouvrages 
de  serrurerie  au  château  en  1697  et  1698 îGgtt 
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5 janvier- 16  mars  : à Nicolas  Desjardins,  parfait 
payement  de  n43tt8s  4d  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  pendant  les  8 der- 
niers mois  1697  (4p.) 993**  85  4d 

2 mars- g 1 décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  au 

château  et  à Trianon  pendant  l’année  1698  (10  p.).  . . 
‘ 384itt  6'  id 

3o  mars  : à luy,  pour  la  ferrure  des  grandes  caisses 

de  l’orangerie  de  Versailles i5ott 

* 3i  aoust- 1 4 septembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de 

serrurerie  à la  Ménagerie  (2  p.) 362**  7*  3d 

19  janvier- 21  décembre  : à Thomas  Vallerand,  ser- 
rurier, pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au 
château  et  à la  Ménagerie  depuis  le  mois  de  novembre 
1697  jusqu’au  mois  de  novembre  1698  ( 1 4 p.  ) . . . . 

2708** 12s  2d 

3o  mars-27  avril  : à luy,  pour  la  ferrure  qu’il  a fait 
à des  grandes  caisses  pour  l’Orangerie  (2p.)...  3oo** 
Somme  de  ce  chapitre. . . . 8524**  1 3!  1 od 

vitrerie. 

19  janvier- 3o  mars  : à Bernard  Lespjnouze,  vitrier, 
pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  au  château  pen- 
dant les  4 derniers  mois  1O97  (5  p.) 928**  6’  q'1 

11  may- 12  octobre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  au 
château  et  à la  Ménagerie  pendant  les  huit  premiers  mois 

de  la  présente  année  1698  (9  p.) 1790**  1 os  3d 

7 décembre  : à luy,  ù compte  de  ses  ouvrages.  i5o** 
1 9 janvier- 8 juin  : à Gabriel  Janson,  vitrier,  pour 
ses  ouvrages  de  vitrerie  au  château  de  Versailles  pen- 
dant les  5 derniers  mois  1697  (7  p.).  . 1 3 7 3 H 1 5S  nd 
3o  mars- 7 décembre  : â luy,  pour  s^s  ouvrages  au 
château  de  Versailles  et  à l’orangerie  de  Trianon  pen- 
dant 1697  (i4  p.) 3 3 G 1 H t”  3d 

Somme  de  ce  chapitre 7598**  i.4s  2d 

plomberie. 

3o  mars— 2 5 may  : à Jacques  Lucas,  plombier,  â 
compte  du  plomb  et  de  la  soudure  qu’il  a fourni  au  châ- 
teau et  à Trianon  (2p.) 5oo** 

22  juin -9  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à la 
Ménagerie  (3  p.) 8oo** 

3 aoust  : à Claude  Denis,  fonlainier,  pour  la  soudure 

qu’il  a employée  pour  les  ouvrages  extraordinaires  des 
fontaines  du  jardin 2 56**  5* 

Somme  de  ce  chapitre 1 556**  5* 

OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  DE  BRONZE. 

5 janvier  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  pour  ses  ou- 
j vrages  de  fonte  de  cuivre  au  château  en  1697 . 1 A3**  7’ 


20 . 
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6 juillet  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  cuivre  aux  fon-  j 
taines  du  château  et  de  Trianon  pendant  la  présente 

année 274**is6d 

16  février  : à Lochon,  dit  Percheron,  ébéniste,  pour 
les  ouvrages  qu’il  a fait  aux  ferrures  de  bronze  des  grands  ! 

et  petits  apartements  du  château  en  1697 54**  3’ 

6 juillet- 21  décembre:  à luy,  pour  les  réparations 
aux  portes  et  croisées  du  château  pendant  la  présente 
année  (2  p.) 257**  gs 

1 4 décembre  : à luy,  à compte  de  la  ferrure  de  cuivre 

qu’il  doit  faire  pour  la  Ménagerie 968**  i6s 

Somme  de  ce  chapitre  ....  1 697++  i6s  6d 

PEINTURE  ET  DORURE. 

i3  juillet  : à Guillaume  Desàuziers,  peintre  doreur, 
parfait  payement  de  343**  6S  6d  à quoy  montent  ses  ou- 
vrages de  peinture  et  dorure  au  château  pendant  le  mois 

de  février  dernier i3i**  6!  6d 

20  juillet  : à luy,  pour  ouvrages  de  peinture  aux  rem- 
pes  de  l’escalier  de  Trianon-sous-bois  et  à la  balustrade 

de  la  platte  forme 2 46**  5S 

1 2 octobre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  aux  balcons  et 
rempes  de  fer  du  cabinet  des  glaces  et  salle  de  billard 

de  Trianon 3oo** 

16  février -7  décembre:  à Estienne  Bourgault,  pein- 
tre, sur  ses  ouvrages  de  peinture  au  château,  à Trianon 

et  à la  Ménagerie  (12  p.)  . . . . • 1900** 

19  janvier  : au  sr  Paillet,  peintre,  garde  des  tableaux 
du  Roy  à Versailles,  pour  les  menues  dépenses  faites  pour 
les  tableaux  de  S.  M i54**5s 

2 février- 23  novembre  : à luy,  pour  la  garde  et  en- 

tretien des  tableaux,  tant  à Versailles,  Trianon,  Marly  et 
Chaville,  qu’à  Meudon,  pendant  les  3 premiers  quartiers 
1697  (3  p.) 1070*1 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 38o  1+1  i6s  6d 

sculpture. 

2 mars  : à Bertin,  sculpteur,  pour  avoir  rétabli  les 

triglifes  d’une  frise  de  corniche  à la  salle  des  bains  et 
3 consolles  de  bois  sculpté  pour  l’appartement  de  Mme  de 
Maintenon 48** 

3i  aoust-7  décembre  : à luy,  pour  ouvrages  de  sculp- 
ture au  château  et  à Trianon  pendant  la  présente  année 

(2  p.) 545**  i5s 

28  septembre- 21  décembre  : à Taupin,  sculpteur, 
sur  ses  ouvrages  de  sculpture  en  bois  à la  Ménagerie 
<7  p.) 2800**  ■ 

3 aoust  : à Bellan  , sculpteur,  pour  une  teste  de  femme  , 


qu’il  a fait  pour  les  lambris  des  apartemens  de  Tria- 
non   35** 

28  septembre- 21  décembre:  à luy,  sur  la  sculpture 

en  bois  qu’il  fait  à la  Ménagerie  (6  p.) i25o** 

3i  aoust- 21  décembre  : à Goupil,  sculpteur,  sur  ses 
ouvrages  de  sculpture  à la  Ménagerie  et  à Trianon  (10  p.) 

2 1 00** 

28  septembre- 21  décembre  : à Degoullon,  sculp- 
teur, sur  la  sculpture  en  bois  qu’il  a fait  à la  Ménagerie 

(7  p.) 1600** 

A Charmeton,  autre,  sur  la  sculpture  en  bois  qu’il  a 

fait  à la  Ménagerie  (6  p.) n5o** 

A Hulot,  autre  sculpteur,  pour  la  sculpture  en  bois 

qu’il  fait  à la  Ménagerie  (7  p.) i55o** 

28  septembre  : à Mazeline  et  Hurtrelle,  à compte 
des  modelles  de  corniche  qu’ils  font  à ladite  Ménagerie 

...' 3oo** 

12  octobre- 28  novembre  : à eux,  Acompte  des  orne- 

mens  desd.  corniches  (4  p.) 1700** 

9 novembre  : à Jouvenet  et  Corneille  van  Clève, 
sculpteurs,  à compte  des  ouvrages  de  sculpture  en  pierre 

qu’ils  font  à la  Ménagerie 3oo** 

23  novembre- 21  décembre:  aud.  Jouvenet,  à compte 

desd.  ouvrages  (3  p.) 6oo** 

Aud.  van  Clève  , à compte  de  ses  ouvrages  (3p.)  600** 
Somme  de  ce  chapitre 14078**  i5s 

marbrerie. 

19  janvier- 28  septembre  : à Pierre  Lisqui,  marbrier, 

pour  les  ouvrages  de  marbrerie  qu’il  a fait  au  château  et 
jardin  de  Versailles  pendant  les  6 derniers  mois  1697  et 
l’année  1698  (6  p.) 1096**  ios  4tt 

2 5 may  : à luy,  pour  réparations  à l’Arc  de  triomphe 

et  aux  Bains  d’Apollon 91+*  16* 

2 5 may  : à luy,  pour  ses  ouvrages  en  divers  endroits 

de  Trianon i44t* 

9-26  novembre  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de 
carreau  de  pierre  et  marbre  qu’il  fait  pour  la  Ménagerie 

(2  p.) 5oo** 

Somme  de  ce  chapitre i832**  6’  4d 

ROCAILLES. 

20  juillet- 3 aoust  : à Drouard,  rocailleur,  sur  le  ré- 

tablissement des  rocailles  des  nappes  du  Théâtre  d’eau 
dans  les  bosquets  de  Versailles  (2p.) 583**  7’ 

PAVÉ. 

25  may- 26  octobre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur 
les  ouvrages  de  pavé  qu’il  fait  au  château  de  Versailles 
(3  P*) 900** 
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ANNÉE  1698. 


ao  juillet- 9 novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

pavé  à la  Ménagerie  (2p.) 5oo* 

3 aoust- 1 4 septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

pavé  au  bassin  du  bout  du  canal  (2  p.) 6oo* 

Somme  de  ce  chapitre 2000* 

DIVERSES  DÉPENSES. 


6 juillet- 28  novembre  : à Ringuet,  charon,  pour  ou- 
vrages qu’il  a faits  tant  pour  l’Orangerie  de  Versailles  que 
pour  les  jardins , et  pour  raccomodage  des  équipages  pour 
serrer  les  orangers  de  l’Orangerie  (2  p.).  . . 243*  18’ 
3 aoust  : à Louis  Le  Roy,  tourneur,  pour  échelles  et 
autres  ouvrages  fournis  pour  les  bàtimens.  . . . 32*  i55 

19  janvier  - 12  octobre  : à Liard,  preneur  de  taupes, 

pour  celles  qu’il  a pris  dans  les  jardins  de  Versailles 
pendant  le  dernier  quartier  1 697  et  les  trois  premiers 
1698  (4p.).. , . . . . 3oo* 

a février- 21  décembre  : à la  veuve  La  Croix,  pour 
treillis  de  fd  de  fer  aux  grilles  du  pourtour  du  jardin  de 
Versailles,  fil  de  laiton  pour  les  regards  des  cascades  du 
jardin  de  Trianon  et  autres  ouvrages  au  château  et  à la 
Ménagerie,  depuis  le  mois  de  décembre  1697  jusqu’au 

mois  de  décembre  1G98  (5  p.) 228*  3S  3‘* 

2 février  : à Merseron,  dit  La  Violette,  garde-magasin 
du  canal,  pour  la  dépense  qu’il  a fait  pour  plusieurs 

fournitures  audit  canal  en  1697 34*  1 2S 

a3  février- 22  juin  : à Rranlard,  fayancier,  sur  les 
carreaux  d’Holande  et  de  Lizieux  qu’il  a livrez  pour  les 
châteaux  de  Versailles  et  de  Trianon  en  1 O97  (3  p.  ).  . 

656* 

9 mars  : à François  Sorin,  marchand  à Paris,  parfait 
payement  de  673 ^ 105  pour  l’arcanson,  soufre,  suif  et 
autres  fournitures  qu’il  a faites  pour  les  vaisseaux  du 

canal - » 273*  t os 

25  may:  à Bassin,  vannier,  pour  100  seaux  à feu  qu’il 

a fourni  pour  le  château,  à 22’  pièce 11^ 

22  juin  : au  s1  Crost,  pour  toiles  cirées  qu’il  a fourni 

pour  le  canal îoo*  i6s 

22  juin -20  juillet  : à Duval,  pour  toiles  blanches  et 
treillis  qu’il  a fourni  pour  les  vaisseaux,  chaloupes  et 

gondoles  du  canal  (2  p.) 383* 

22  juin -20  juillet  : au  sr  Labbé,  pour  son  rembourse- 
ment de  menues  dépenses  qu’il  a fait  pendant  lad.  année 

(2  p.) 187*  i4s 

6 juillet  : à Chevalier  et  Valentin,  graveurs,  pour  la 
gravure  de  84  clefs  des  grilles  des  bosquets  du  jardin  de 
Versailles 58* 

20  juillet  : à Nolan,  corroyeur,  pour  les  cuirs  qu’il  a 

fournis  pour  les  ajustages  des  fontaines 11 8* 


VERSAILLES. 

A Dhuest,  ferblantier,  pour  ouvrages  de  fil  de  fer  en 
plusieurs  endroits  du  château 4i*  17’  6d 

12  octobre  : à Rousseau,  pour  cordages  livrez  au  ma- 
gasin  i2  4*8s 

2.3  novembre  : au  sr  Sorin,  pour  le  mastic,  goudron 
et  autres  fournitures  pour  les  chaloupes  du  canal.  1 96*  3" 
Somme  de  ce  chapitre 3o47*  165  9d 

VUIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

6 juillet  - 26  octobre  : à Mathurin  Arnaud,  vuidangeur, 
pour  la  vuidange  des  fosses  d’aysances  qu’il  a fait  à l’aile 
droite  de  l’avant-cour  du  château,  à la  grande  aile  et  à 
la  Ménagerie  de  Versailles  (4p.) 7 4 qtt  1 33 

RAMONAGE  DE  CHEMINEES. 

2-16  février  : à Pierre  Varisse, ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  au  château  pendant  les  six 
derniers  mois  1697  (2p.) 37  5+t  io' 

27  avril- 20  juillet  : à Jean  Padelain,  autre,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  pendant  les  six  premiers 

mois  1698  (2  p.). . 285ti 

Somme  de  ce  chapitre 660*  1 o5 

OUVRIERS  À LA  JOURNÉE. 

5 janvier  - 2 1 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé 
à la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  de  Versailles  et 
qui  ont  transporté  des  terres  pour  les  arbres  des  allées 
de  la  pièce  des  Suisses,  depuis  le  i4  décembre  1697  jus- 
qu’au 20  décembre  1698  (26  p.) 4862*  i! 

5 janvier- 16  février  : à ceux  qui  ont  jeté  les  neige: 
de  dessus  les  couvertures  de  cuivre  de  l’aile  neuve  du 
château  et  des  combles  de  Trianon  (3  p.).  125*  185  iu 

2 février- 7 décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à 

Trianon  (7p.) 338*  8’  8“ 

3o  mars- 6 juillet  : à ceux  qui  ont  dégorgé  les  lieux 
communs  proche  l’apartement  de  M,ne  d’O,  et  autres 

ouvrages  (2  p.) 102*10’ 

22  juin- 21  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  au 
nouveau  jardin  de  la  Ménagerie  ( i3  p.) . . . . 1751*2* 

6-20  juillet  : à ceux  qui  ont  racomodé  les  vieilles 
caisses  de  l’Orangerie  (2  p.).  571*6* 

3 aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  à l’Orangerie  do 

Versailles 177*1 5’ 4<l 

1 7 — 3 1 aoust  : aux  sculpteurs  employez  aux  modelles 
des  corniches  des  apartemens  de  la  Ménagerie  (2p.) 

343*  19 

Somme  de  ce  chapitre 8273*  o5  3d 
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ENVIRONS  DE  VERSAILLES. 


MAÇONNERIE. 

9 février- 16  novembre  : à Gérard  Marcou  , entre- 
preneur, pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a laits 
aux  dehors  du  château  pendant  l’année  1698  (20  p.). 

1 18A6**  i“  Ad 

3o  novembre  : à luy,  sur  la  maçonnerie  au  réservoir 

de  la  fontaine  du  Grand  Commun 5oo** 

i3  juillet  : aux  nommés  Levé  et  Mazière  de  Sergy, 
entrepreneurs , à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils 

ont  fait  au  Cheny  en  1 68 A 5i  16** 

12  janvier-20  avril  : à Lamoureux,  maçon,  parfait 
payement  de  61  7**  ios  pour  ses  ouvrages  de  maçonnerie 
en  plusieurs  endroits  du  grand  et  du  petit  parc  pendant 

les  six  derniers  mois  1697  (3  p.) 367**  ios 

23  février- 1 A décembre  : à luy,  sur  lesd.  ouvrages 
de  maçonnerie  pendant  les  huit  premiers  mois  1698 

(18p.) 27iitt35  7d 

7 septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  château  et 

haras  de  Saint-Léger 200** 

27  juillet  : à Léonard  Fourneau  , maçon , pour  un  puits 
qu’il  a fait  proche  le  pavillon  du  garde  de  l’étang  de 
Trapes  pour  vider  la  cave  dud.  pavillon  des  eaux  dont 

elle  étoit  remplie 5o** 

23  février- 3o  novembre  : à Denis  Anceau,  entrepre- 
neur, pour  les  ouvrages  de  contre-voûtes  qu’il  fait  dans 
l’aqueduc  du  Trou-salé  au  pont  de  Bue  (5  p.).  . 8oo** 
Somme  de  ce  chapitre..  . 21620**  iAs  1 id 

GLACIÈRES. 

26  janvier- 9 mars:  à Remy  Janson,  jardinier,  pour 

le  remplissage  qu’il  a fait  des  glacières  du  Parc-aux- 
Cerfs  et  d’un  cent  de  paille  pour  réparer  les  couvertures 
(3  p.) 522*1 

TERRASSE. 

29  juin-3o  novembre  : à la  veuve  Florent  Félix, 
terrassier,  pour  le  transport  de  terres  pour  rehausser  les 
écuries  de  l’hôtel  de  Limoges  (2  p.) 5iA**  i654d 

27  juillet  : à elle,  pour  avoir  rempli  les  ravines  de  la 

chaussée  de  l’étang  de  Clagov i/io**8s 

5 octobre  : à elle,  pour  avoir  fait  dégorger  la  pierrée 

de  la  rue  du  Potager  et  autres  ouvrages 1 13**  8S 

2-16  novembre  : à elle,  pour  le  nettoyement  cl  dé- 
gorgement des  acqueducs  du  Grand  Commun  et  les 


vidanges  et  transports  des  terres  qu’elle  a fait  faire  dans 
lesd.  bâtiments  ( 2 p.) 385**i6s6d 

1 h décembre  : à elle,  peur  le  nettoyement  du  bassin 
rond  des  réservoirs  de  la  butte  Monboron  . . 17/1**  55  hù 

9 février-  1/1  décembre  : à elle,  pour  ouvrages  de 
terrasse,  fossez  et  rigolles  qu’elle  a fait  faire  dans  le 

petit  parc  de  Versailles  en  1697  et  1698  (9p.) 

7 34**  o!  1 od 

3o  novembre  : à Janson  le  Jeune,  pour  avoir  rétabli 
tous  les  passages  qui  sont  sur  les  rigolles  du  pré  de 
Closeaux  et  aux  environs A 9**  ios 

37  juillet- 5 octobre  : à Jean  Flabé  el  Fleurant  Es- 
couffier,  terrassiers,  pour  les  terres  qu’ils  ont  portées  à 
la  chaussée  de  l’étang  de  la  Tour,  pour  remplir  la  brèche 
qui  a été  faite  à lad.  chaussée  par  les  grandes  eaux  (6p.) 
192 1**  ios 

2 - 3o  novembre  : aud.  Escouffier,  pour  les  terres 

qu’il  a transportées  pour  former  une  petite  chaussée 
derrière  le  clos  des  dames  de  Saint-Louis  et  l'empêcher 
d’être  inondé  par  les  eaux  de  l’étang  de  Trapes,  à Trapes, 
et  pour  fortifier  la  petite  chaussée  de  la  retenue  des 
Landes  et  empêcher  les  grandes  eaux  de  passer  par 
dessus  et  de  la  dégrader  (2p.) 3i  1**  i os 

1 h décembre  : aud.  Flabé,  sur  les  terres  qu’il  trans- 
porte pour  réparer  la  brèche  faite  à la  digue  du  lit  de 
rivière  par  les  eaux  d’orage  de  Pesté  dernier  au-dessous 


de  l’étang  du  Perrav 120** 

Somme  de  ce  chapitre Zj  Zi 65**  5S 


TREILLAGES. 

18  may  : à DunEL,  jardinier,  pour  le  treillage  de 
perches  de  châteigner  qu’il  a fait  pour  clore  le  grand 
carré  d’asperges  au-dessus  du  potager  du  Roy  à Ver- 
sailles  257**  i65  8d 

27  juillet- 3o  novembre  : à luy,  pour  treillage  de 
perches  dans  l’hôtel  de  Limoges  (2p.)...  1 1 1**  îZi*  8d 
to  aoust-2  novembre  : à luy,  pour  le  treillage  d’écha- 
las  de  quartier  qu’il  a fait  dans  le  potager  (3p.)..  . . 

3d6**  17’ 

Somme  de  ce  chapitre 696**  8S  Zid 

CHARPENTERIE. 

23  février- 23  novembre  : à Jean  Mallet,  charpentier, 
sur  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fait  au  dehors  du 

château  de  Versailles  ( 10  p.) 3oAi**io5 

27  juillet-  3o  novembre  : à Loïseleur,  marchand  de 
bois,  pour  les  planches  de  batteau  qu’il  a fourni  pour 
les  bâti  mens  des  dehors  du  château  (3p.)....  A 07**  i5 
9 février  : à Giron,  charpentier,  pour  ouvrages  de 
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charpenterie  qu’il  a faits  au  pont-levis  du  château  de 

Saint-Léger  en  1697 117H53 

4 rnay  : à Perrié,  autre,  pour  ses  ouvrages  aux 
étangs  de  Saclay,  Orsigny,  Trou-salé  et  Pré-clos  en  1697 

6i«  65 

27  juillet  : au  sr  Boitkl,  pour  48  toises  de  dosses  de 
balteaux  qu’il  a fournis  et  voiturez  à la  grande  grille  au 


bout  du  canal 57++ 

Somme  de  ce  chapitre 3684++  a3 


COUVERTURE. 

1"  juin -16  novembre  : à la  veuve  d’EsïiENNE  Yvon, 
couvreur,  sur  la  couverture  qu’elle  fait  faire  dans  les  bâ- 
timens  des  dehors  du  château  pendant  1698  (8  p.)..  . . 

a3oott 

3.3  février  : à Pichot,  couvreur  de  chaulme,  pour  les 
réparations  qu’il  a fait  aux  couvertures  des  glacières  du 

Parc-aux-Cerfs a oH  1 5S  Cd 

4 may  : à lad.  veuve  Yvon,  pour  ouvrages  de  couver- 
ture à la  faisanderie  des  Gluseaux  et  à plusieurs  barac- 
ques  des  Suisses  au  pourtour  du  petit  parc  de  Versailles 

66tt134d 

Somme  de  ce  chapitre.  ...  a386tti6s  iod 

MENUISERIE. 

1 2 janvier-  i4  décembre  : à Gauray,  menuisier,  pour 
les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  bâlimens  des 

dehors  du  château  de  Versailles  en  1698  (i5  p.) 

3i5ott 

9 mars- 6 juillet  : à Antoine  Rivet,  menuisier,  sur  la 
menuiserie  de  l’oratoire  qu’il  fait  pour  l’église  des 

Récolets  à Versailles  (6  p.) 1 5o3 ^ 1 5S 

13  janvier  : à Remy,  menuisier,  parfait  payement  de 
271++  2 3 6d  pour  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits 
aux  bâtimens  des  dehors  du  château  pendant  l’année 

1697  121+1  2*  6d 

2(3  janvier-  i4  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  en 

1698  (8  p.) i45ott 

A luy,  pour  ses  ouvrages  dans  le  grand  et  petit  parc, 

en  1697  et  1698  (3  p.) 289++ 183 

4 may-i3  juillet  : à Pierre  Martin,  menuisier,  par- 
fait payement  de  764++  it32d  pour  les  ouvrages  qu’il  a 
faits  aux  bâtiments  des  dehors  dit  château  en  i685  (2p.) 

3i4++  1 13  2d 

Somme  de  ce  chapitre 6829++  63  8d 

SERRURERIE. 

9 février -3o  novembre  : à Tavernier,  serrurier,  pour 
les  clous  et  pattes  qu’il  a fournis  dans  le  magasin  du  fer 


à Versailles  depuis  le  mois  de  novembre  1697  jusqu’au 

mois  d’octobre  1698  (6p.) 1390++  3S  6d 

i4  septembre  : à Driot,  pour  3oo  targettes  étamées 

qu’il  a livrées  au  magasin  du  fer i35++ 

12  janvier- 1 4 décembre  : à Thomas  Vallerand,  ser- 
rurier, pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a laits  aux 
bâtimens  des  dehors  de  Versailles  depuis  le  mois  d’oc- 
tobre 1697  jusqu’au  mois  d’octobre  1698  (21  p.).  . . . 

42931+  63  1 od 

6 avril -3o  novembre  : à luy,  pour  ouvrages  de  ser- 
rurerie à plusieurs  pavillons  des  Suisses  du  grand  et  petit 
parc  de  Versailles,  depuis  le  1er  décembre  1 697  jusqu’au 

icr  novembre  1698  (3p.) 266++  183 

12  janvier-  i4  décembre  : à Nicolas  Desjardins,  ser- 
rurier, pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aux 
bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  depuis  le 
mois  de  décembre  1 697  jusqu’au  mois  de  novembre 

1698  (11  p.) 2i88++53  ud 

Somme  de  ce  chapitre 827 3++  i33  3d 

vitrerie. 

12  janvier- 14  décembre:  à Bernard  Lespinouze, 

vitrier,  sur  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a fait  dans  les 
bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  depuis  le 
mois  de  novembre  1697  jusqu’au  mois  d’octobre  1698 
(8  p.). 1207+1  173  iod 

i4  décembre  : à luy,  pour  les  réparations  qu’il  a faites 
à la  moitié  des  pavillons  des  Suisses  et  gardes-chasses  du 
grand  et  petit  parc. a 2 8H  85  4d 

13  janvier- 1 4 décembre  : à Gabriel  Janson  , vitrier, 

pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  fait  dans  les  bâtimens 
des  dehors  du  château  de  Versailles,  depuis  le  mois  de 
novembre  1697  jusqu’au  mois  d’aoust  1698  (i3  p.).  . . 
2o54++  43  id 

3o  novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  vitrerie 
aux  pavillons  des  Suisses  et  gardes-chasses  du  grand  et 


petit  parc  de  Versailles 84++  173  6'1 

Somme  de  ce  chapitre 3 4 7 5 +t  7’  g'1 


PLOMBERIE. 

19  octobre -3o  novembre  : à Jacques  Lucas,  plom- 
bier, sur  les  ouvrages  et  fournitures  de  plomb  qu’il  a fait 
dans  les  bâtimens  des  dehors  de  Versailles  (3  p.).  6oo*+ 

peinture. 

9 mars- 16  novembre  : à Estienne  Bourgault, peintre, 
sur  ses  ouvrages  de  grosse  peinture  pour  les  bâtimens 
des  dehors  du  château  de  Versailles  (4p.) 600++ 

28  septembre- 23  novembre  : à Alexandre,  peintre, 
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parfait  payement  de  6oott  pour  trois  tableaux  qu’il  a fait 
en  1686,  représentant  le  Mariage  de  la  Vierge  et  de 
saint  Joseph,  pour  servir  à la  chapelle  des  mariages  à la 


paroisse  de  Versailles  (2p.) 35ott 

Somme  de  ce  chapitre 95oH 


1>.4VÉ. 

37  juillet- ih  décembre  : à Lotus  Regnouf,  paveur, 
sur  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  aux  hâtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles  pendant  1698  (A  p.).  • 
•.  . . 1 ioott 

OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  DE  BRONZE. 

36  janvier  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  pour  ses 
ouvrages  aux  fontaines  des  dehors  du  château  en  1697 

4i«  i8a6d 

9 mars  : à luy,  pour  journées  d’ouvriers  qu’il  a fourni 

au  magasin  des  plombs 6ott  ia‘ 

19  octobre:  à Duchemin,  chaudronnier,  pour  ouvrages 
de  chaudronnerie  pour  établir  les  mangeoires  des  écu- 
ries de  S.  M 1 5 7 ^1 3 

9 février  : à Lochon,  ébéniste  et  fondeur,  pour  les 
moulures  de  bronze  doré  qu’il  a fait  pour  une  cheminée 
de  la  Surintendance  des  bâtimens  du  Roy  à Versailles 
69H  i6s3d 

Somme  de  ce  chapitre 32  9^  1 o3  9e1 

SCULPTURE. 

6 juillet  : à Degoullons  et  Taupin,  sculpteurs,  pour 
les  ouvrages  de  sculpture  en  bois  qu’ils  ont  laits  à un 
oratoire  dans  la  première  chapelle  de  l’église  des  Ré- 
colels  de  Versailles i32tt  toa 

MARBRERIE. 

25  may  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  les  ouvrages 
de  marbrerie  qu’il  a faits  à la  Surintendance  des  bâti— 

mens  à Versailles  en  1697  et  1698 283tt  i7afid 

2 novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  marbrerie  à 


la  Chancellerie  et  ailleurs 3qH  ioa 

Somme  de  ce  chapitre 32  3^  7”  6d 


RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

12  janvier  : à Pierre  Varisse,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  dans  les  bâtimens  des  de- 
hors du  château  pendant  les  trois  derniers  mois  1697.. 

19^ 

6 avril-27  juillet  : à Jean  Padelain,  autre,  pour  les 


cheminées  qu’il  a ramonées  pendant  les  six  premiers 


mois  1698  (2  p.) = •••  i86N  5S 

Somme  de  ce  chapitre 38ott  5S 


vuidanges  de  fosses  D’AYSANCES. 

26  janvier- 9 février  : à Mathurin  Arnault,  vuidan- 
geur,  pour  les  vuidanges  de  fosses  d’aysances  qu’il  a 
fait  aux  écuries  de  Madame  la  duchesse  de  Hourgogne 

(2p.) A6ott  175 

20  avril  : à luy,  pour  vuidanges  de  fosses  d’aysances 
et  dégorgemens  de  tuiaux  qu’il  a laits  aux  petites  écu- 
ries du  Roy  à Versailles .•  • • • 1 3 

lx  octobre- 3o  novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages 
au  Grand  Commun,  aux  petites  écuries  et  ailleurs  (3  p.). 

770tt  is  Gd 

16  novembre  : à luy,  pour  plusieurs  dégorgemens  de 
fosses  d’aysances  et  curemens  de  puits  qu’il  a fait  auxd. 


bâtimens 28^ 

Somme  de  ce  chapitre 1 3 g3tt  i8a6d 


TUIAUX  DE  FONTE  DE  FER. 

11  février- 1er  juin  : au  sr  Coulon,  propriétaire  de 

forges  en  Champagne,  parfait  payement  de  54ooti pour 
200  toises  de  tuiaux  de  fonte  de  fer  de  8 pouces  qu’il 
a fourni  à Marlv,  à e5H  la  toise,  y compris  tous  les  droits 
qu’il  a esté  obligé  de  payer  pour  lesd.  tuiaux  (3  p.). . . 
! 2900** 

27  février- 2 A aoust  : à compte  de  ceux  d’un  pied 
qu’il  fait  pour  Meudon  (5  p.) 12000^ 

12  janvier-  i3  octobre  : à Charles-François  Pollard, 

à compte  des  tuiaux  de  fonte  de  fer  de  8 pouces  et  d’un 
pied  de  diamètre,  que  M.  Coulon  l'ait  pour  Marly 
(5  p.) 65oott 

6 avril- i3  octobre  : à luy,  à compte  du  déposage  et 
reposage  et  fourniture  de  tuiaux  de  fonte  de  fer  des 
fontaines  du  jardin  de  Marly  avec  la  voiture  de  Main- 
tenon  à Marly  (5  p.).  . 2 3ooH 

3 aoust  : à Louis-François  Pollard  le  jeune,  sur 
les  tuiaux  de  fonte  de  fer  de  8 pouces  de  diamettre 
qu’il  a fourni  et  posé  dans  les  jardins  de  Meudon.  3oott 
Sommé  de  ce  chapitre 2âooott 

CONTRECOEÜRS. 

9 mars  : à la  veuve  du  sr  François,  marchande  de 
fer,  parfait  payement  de  5AAtt  6S  pour  75  contrecœurs 
pesant  io885  livres,  à 5ott  le  millier,  livrés  au  magasin 


le  26  juillet  1697  2/iûtt5» 

27  juillet  : à elle,  pour  5i  contrecœurs  pesant 

7/169  livres,  à 5211  le  millier 388ti  7 * 8a 

Somme  de  ce  chapitre 632^  12’  8" 
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DIVERSES  DÉPENSES. 

26  janvier  : à Charles  Mavelot,  graveur,  pour  avoir 

gravé  et  numéroté  toutes  les  clefs  du  Grand  Commun 
en  1 683 — 8itt 

9 février  : à Branlard,  pour  les  carreaux  de  fayance 
qu’il  a fourni  pour  des  cheminées  de  la  Surintendance 
des  Bâtimens 53** 

9 mars  : à Jdlien  Lorv,  horloger,  pour  les  répara- 

tions qu’il  a fait  à l’horloge  du  Grand  Commun  à Ver- 
sailles  5* 

2 novembre  : à luy,  pour  réparations  à l’horloge  des 
Récolets ; 95** 

27  juillet  : à Reingdet,  charon,  pour  les  barreaux  de 

bois  qu’il  a fourni  pour  les  croisées  des  écuries  de 
l’hôtel  de  Limoges 3 /i+t 

1 0 aoust  : au  sr  Bellivet,  argentier  de  S.  À.  R.  Mon- 

sieur, pour  deux  cloisons  de  planche  qu’il  a laissées  dans 
les  greniers  des  écuries  de  Madame  la  duchesse  de 
Bourgogne 63** 

3o  novembre  : au  sr  Andrieux,  pour  les  ouvrages  de 
menuiserie  et  serrurerie  qu’il  a fait  faire  à son  aparte- 
ment  à l’hôtel  des  Inspecteurs 129**  ios  6'1 

26  janvier- 4 may  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  à 
la  journée  du  Roy  à nettoyer  et  couper  les  rigolles,  ôter 
les  neiges  et  les  glaces  de  la  plaine  de  Saclay,  faire  les 
batardeaux  et  rehausser  en  plusieurs  endroits  la  digue 
de  l’étang  du  nouveau  Saclay  (2  p.) 63**  i5s 

i3  juillet  - i4  décembre  : à ceux  qui  ont  régallé  des 
terres  à la  teste  du  Canal,  rétabli  les  chemins  de  Marly 
à Saint-Cyr,  et  esté  employez  dans  le  petit  parc  (3  p.  ). . 
89** 

23  mars  : à Mathurin  Arnaud,  vuidangeur,  pour 
avoir  vuidé  la  fosse  d’aysance  de  la  ferme  de  Gallye.  . . 
4i**i3s8d 

23  mars- 20  avril  : à Jacques  Le  Chat,  pour  six  bat- 
teaux,  garnis  de  crocqs  et  de  rames,  qu’il  a fournis  et 
voiturez,  sçavoir  : deux  pour  les  étangs  de  Saclay,  un 
pour  celuy  de  Vil-d’Avray,  un  dans  l’étang  des  bois  de 
Ruelle  et  deux  dans  les  étangs  de  Viroflay  et  de  Porche- 
fontaine  (2p.) 205** 

22  avril  : à Janson,  pour  l’achapt  et  voiture  de 

Paris,  de  88  toises  de  planches  de  chesne  pour  couvrir 
partie  des  pierrées  du  pré  Saint-Pierre,  proche  Tria- 
non 72**  1 2 5 

23  février  : à Flabé  et  autres,  pour  menues  dé- 

penses faites  sous  le  sr  Parisot,  aux  environs  de  Trappes. 
i4**8s 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


2 3 mars  : à Ferrand,  vitrier,  pour  ouvrages  de  vi- 
trerie en  la  maison  occupée  à Trappes  par  le  s1  Pa- 
risot, et  aux  pavillons  des  gardes 22**  i5s  8'1 

18  may-t3  juillet  : à Laurens  Gosselin  et  autres, 
pour  menues  dépenses  faites  depuis  le  mois  de  may  jus- 
qu’au mois  de  juillet  (3p.) 1 19**  is 

ier  juin  : à Bézières  et  autres,  idem 4i**  10’ 

i5  juin  : à Luce  et  autres,  idem.  . . ; 36**  19’ 

2 4 aoust  : à Jacques  Raquidé  et  autres,  idem.  . . . 

7 1 **  3S  6'1 

21  septembre  : à Jean  Lalu  et  autres,  idem 


.. . . 54**  17“  6d 

5 octobre  : à Rousselin  et  autres,  idem.  . . . 3i**  i45 
16  novembre  : à Neveu  et  autres,  idem.  ...  71**  to" 
5 janvier  : au  sr  Cheppin,  dessinateur,  pour  la  dé- 
pense qu’il  a faite  dans  le  bureau  des  plans  des  Bâtimens 
pendant  les  six  derniers  mois  1697 42**  is 


19  janvier -23  novembre  : aux  hommes  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy,  sons  la  conduite  des  srs  Bour- 
gault  et  Matis,  arpenteurs,  à leur  ayder  à faire  les  ar- 
pentages des  bois  et  des  autres  héritages  occupez  par 
les  travaux  du  Roy  des  environs  de  Versailles,  depuis  le 
mois  de  novembre  1697  jusqu’au  mois  d’octobre  1698 

(6p.) i675**5s 

19  janvier  : aux  srs  Bourgault  et  Matis,  2 4o**  pour 
le  loyer  de  leurs  logemens  pendant  1697,  et  i3o**pour 
du  papier  à dessiner,  toile  pour  coller  des  cartes,  chan- 
delle et  autres  frais  extraordinaires  pendant  lad.  année 

1697  370** 

2 5 février -7  décembre  : à eux,  pour  leurs  apointe- 

mens  du  dernier  quartier  1697  et  des  trois  premiers 

1698  (8  p.) 36oo** 

2 février- 21  décembre  : au  sr  Muguet,  imprimeur, 

pour  sept  milliers  d’imprimez  d’ampliations  concernans 
les  Bâtimens,  qu’il  a faits  et  fournis  en  1697  et  1698 

(2  p.) 25o** 

29  juin- 21  décembre  : au  sr  Mesmyn,  sur  la  provi- 
sion de  bois,  chandelle  et  autres  dépenses  qu’il  a fait 
pour  les  bureaux  de  la  Surintendance  pendant  l’année 

1698  (3p.) . i856**i! 

2 novembre  : au  sr  Dupuy,  pour  la  dépense  qu’il  a 
faite  par  ordre  de  M.  Foucault,  intendant  à Caen,  pour 
faire  tirer  36  barils  et  unze  morceaux  de  rocaille  de  la 
roche  de  Montrieux,  proche  Bayeux,  les  avoir  fait  voi- 
turer  à Caen-,  et  de  Caen  à Rouen,  y compris  plusieurs 
voyages  des  matelots  qui  ont  été  chercher  sur  les  rochers 
en  pleine  mer  des  rocailles  d’huître  dont  il  a esté  en- 
voyé une  banque . 10 25** 

2 1 
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roues  qu’il  a faites  pour  deux  binards  (a  p.)....  2 53H 
' Somme  de  ce  chapitre ....  1 o 6 1 7tt  1 3 i od 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

12  janvier- i4  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  au  magasin  des  démolitions 
des  bâtimens  du  Roy  à Versailles,  depuis  le  20  dé- 
cembre 1697  jusqu’au  i3  décembre  1698  (26  p.)... 

3o66tt  8S  6d 

A ceux  du  magasin  des  plombs,  pendant  le  même 

temps  (a5  p.) 3aotti3! 

A ceux  du  magasin  du  poids  du  fer,  pendant  le 

même  temps  (20.  p.).  . . 5 49"  1 5S 

5 janvier— 7 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé 
à la  journée  du  Roy,  tant  à l’entretennement  des  fon- 
taines des  eaux  bonnes  à boire  qu’aux  nivellemens,  de- 
puis le  mois  de  décembre  1697  jusqu’au  mois  de  no- 


vembre 1 698  ( 1 2 p.) 54gtt  5S 

Somme  de  ce  chapitre 4486tt  is  6t! 


ENTRETIEN  DES  JARDINS  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

5 janvier- i5  juin  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  par- 
lait payement  de  2000^  à quoy  monte  l’entretien  de 
tous  les  ouvrages  de  marbre  d’architecture  pendant 

l’année  1697(5  p.) 95ott 

20  juillet- 16  novembre  : à luv,  à compte  dud.  en- 
tretien pendant  l’année  1698  (3p.) 1000^ 

5 janvier- 1 5 juin  : au  sr  Rertin,  sculpteur,  parfait 
payement  de  1696^  à quoy  monte  l’entretien  des  figures 
et  autres  ouvrages  de  sculpture  en  marbre  desd.  jardins 

pendant  l’année  1697  (5  p.) 855tt 

♦ 20  juillet- 16  novembre:  à luy,  à compte  dud.  en- 
tretien pendant  l’année  1698  (3p.) 700*+ 

26  janvier-  1 4 décembre  : à Philbert  Dupuis  le  fils, 
jardinier,  pour  l’entretien  du  jardin  de  la  Surinten- 
dance des  Bâtimens  à Versailles  pendant  les  années  1697 

et  1 698  (2  p.) 3oott 

26  janvier-  1 4 décembre  : à Charles  Janson  , jardi- 
nier, pour  l’entretien  du  jardin  du  Chenil  pendant  1697 

et  1698  (a  p.) i4ott 

A Nicolas  Gombault,  jardinier,  pour  l’entretien  du 
jardin  de  la  Chancellerie  pendant  les  années  1697 

et  1698  (2  p.) i20tt 

23  février- 19  octobre  : à Remï  Janson,  jardinier, 
pour  l’entretien  des  allées  de  la  pièce  des  Suisses  et  du 
Mail  pendant  les  trois  derniers  quartiers  1697  et  le 

premier  1698  (4  p.) iooott 

2 mars-9  novembre  : à Henry  Dupuis,  pour  l’en- 
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tretien  du  jardin,  orangerie  et  pourtour  du  Canal,  pen- 


dant la  présente  année  1698  (19  p.) n4oott 

A André  Dupuis  fils,  pour  l’entretien  des  jardins  et 
pépinières  de  Trianon  pendant  1698  (19  p.).  . gbo©** 


3o  mars -26  octobre  : au  sr  Drouart,  ayant  l’entre- 
tien des  rocailles  desd.  jardins  pendant  1698  (5p.)... 

1600^ 

7 décembre  : à Pierre  Le  Clerc,  ayant  le  soin  d’en- 
tretenir verte  la  butte  Monlboron,  pour  led.  entretien 


pendant  l’année  1698 5oott 

Somme  de  ce  chapitre 28o65tt 


FONTAINES  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

5 janvier- 1 5 juin  : à Claude  Denis  l’ainé,  fonlainier, 
parfait  payement  de  456ott  pour  l’entretien  des  fon- 
taines des  jardins  de  Versailles  pendant  l’année  1697 

(5p.) igoott 

i3  juillet- 21  décembre  : à luy,  à compte  de  son  en- 
tretien pendant  l’année  1698  (6  p.) 3i48tt 

5 janvier- 15  juin  : à Remy  Denis  le  jeune,  autre, 
parfait  payement  de  i8oott  pour  l’entretien  des  fontaines 
de  Trianon,  de  la  fontaine  de  la  décharge  du  Canal  et 
des  réservoirs  au-dessus  de  Trianon,  pendant  l’année 

1 697  (5  p.) 820^ 

i3  juillet- 21  décembre  : à luy,  à compte  de  son  en- 
tretien pendant  l’année  1698  (6p.) i6oott 

5 janvier- 21  décembre:  à Maisonneuve,  garçon  fon- 
tainier  à Trianon,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier 

1697  et  de  l’année  entière  1698  (5  p.) 676^ 

5 janvier  : à Desjardins,  autre,  parfait  payement  de 

1 o8ott  pour  ses  gages  de  1696  011697 i8ott 

27  avril- 21  décembre  : à luy,  pour  ses  gages  de  l’an- 
née 1698  (4  p.) 54o" 

19  janvier- 5 octobre  : à Thomas  La  Cire,  compagnon 
fonlainier,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier  1 697  et 

des  3 premiers  1698  (4  p.) iooott 

A Vitry,  autre,  pour  ses  gages  pendant  le  même 

temps  ( 4 p.) 1 ooott 

A Lambert,  autre,  idem  ( 4 p.) iooott 

A Musart,  autre,  à la  butte  Montboron,  idem  (4  p.) 

iooott 

A Moriette,  autre,  aux  réservoirs  du  Parc-aux-Cerfs, 


idem  (4  p.) 1 ooott 

A André  Defert,  autre,  idem  (4  p.)...  .....  iooott 
A Baclet,  garçon  fonlainier,  pour  ses  gages,  idem 

(4p.) 54ott 

A Godet,  autre,  idem  (4  p.)., 54o*t 

A Laurbns,  autre,  idem  (4p.) 54ott 

A Thomas,  autre,  idem  (4  p.) 54ott 
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À Pinet,  autre,  idem  (4  p.) 54ott 

A Blaise  Reglet,  autre,  idem  (4  p.) 54ott 

A Tessier,  autre,  idem  (4p.) 54ott 

A Louis  Bazolet,  autre  , idem  (4  p.) 54ott 

5 octobre  : à Michel  Denis,  autre,  pour  ses  gages  du 

3e  quartier  1 698 i35tt 

16  février- 19  octobre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
pour  l’entretien  de  tous  les  ouvrages  de  cuivre  des  fon- 
taines de  Versailles  pendant  les  trois  derniers  quartiers 

1697  Premier  1698  (4  p.  ) , i5oott 

a3  février- 1 5 juin  : à Denis  Anceaü,  parfait  paye- 
ment de  6oott  pour  l’entretien  des  acqueducs  et  conduites 
de  tuiaux  des  eaux  bonnes  à boire  pendant  l’année  1697 

(2p.) 3oott 

2 novembre- 7 décembre:  à luy,  à compte  de  son 

entretien  pendant  l’année  1698  (2  p.) 45ofo 

9 mars- 16  novembre  : à Charles-François  Polar», 
ayant  l’entretien  de  toutes  les  conduites  de  tuyaux  de 
fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Versailles, 
Trianon  et  la  Ménagerie,  et  de  celles  de  la  Machine  do 
Seyne,  sur  led.  entretien  pendant  la  présente  année 


(19p.).- 7600*+ 

Somme  de  ce  chapitre 29168^ 


GAGES  D’OFFICIERS,  MATELOTS  ET  GONDOLL'ERS 
SERVANS  SUR  LE  CANAL  DE  VERSAILLES. 

19  janvier -7  décembre  : aux  mariniers  de  rame  qui 
ont  servi  sur  le  Canal  de  Versailles  depuis  le  mois  de 
décembre  1 697  jusqu’au  mois  de  novembre  1698  (12  p.) 

labo1* 

19  janvier- x 3 juillet  : au  sr  Martin,  capitaine  des 
vaisseaux  du  Canal , pour  ses  apointemens  de  l’année  1697 

(3  p.) 24oo*t 

21  septembre- 21  décembre  : à luy,  à compte  de  scs 

apointemens  pour  l’année  1698  (3  p.) igoott 

2 février- 12  octobre  : à Cristophe  Le  Roux,  maître 
des  matelots,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 

1697  et  (Ies  fo°is  premiers  1698  (4  p.) noott 

A Mathieu  Suart,  comité  de  la  galère,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (4  p.) i200H 

A Jean  Bourdon,  sous-comite,  pour  idem  (4  p.)..  . . 

84ott 

A Jacques  Le  Comte,  charpentier,  pour  idem  (4  p.) 


84ott 

A Nicolas  Menessier,  autre,  pour  idem  (4p.)  84ott 

A Jean  Candon,  autre,  pour  idem  (4  p.) 84o^ 

A Joseph  Chesne,  autre,  pour  idem  (4  p.)..  . . 84oH 
A Jacques  Fosse,  calfateur,  pour  idem  (4  p.). . 84oH 


A Jacques  Douville,  autre,  pour  idem  [h  p.). . 84ott 
A Jean  Merseron,  garde-magasin,  pour  idem  (4  p.) 


84o« 

A Noël  Coste,  matelot,  pour  idem  (4  p.). . . . 54ott 

A André  Morel,  autre,  pour  idem  (4p.) 54 

A Nicolas  Granval,  autre,  pour  idem  (4  p.). . 54oH 
A Josupn  Trevan,  autre  , pour  idem  (4  p.). . . . 5 4ott 


A Jean  Masurier,  autre,  pour  idem  (4p.)....  54ott 
A Michel  Lavienne,  autre,  pour  idem  (4  p.)...  54ott 
A François  Vidotti,  autre,  pour  idem  (4  p.). . 54ott 

A Georges  Renault,  autre,  pour  idem  (4  p.). . 54  o^ 

A Honnorat  Vidotti,  autre,  pour  idem  (4  p.)  54o*t 
A Jean-Baptiste  Juste,  autre,  pour  idem  [h  p.). . . . 

54ott 

A Nicolas  Savary,  autre,  pour  idem  (4  p. )...  . 54ott 
A Isaac  Busigny,  autre,  pour  idem  (4  p.) 5 4 ot* 

2 février- 11  may  : à Jean  Guernel,  autre,  pour  ses 

apointemens  du  dernier  quartier  1697  du  premier 
1698  (2  p.) 270*+ 

3 aoust  : à la  veuve  dud.  Guernel,  pour  ses  apointe- 
mens du  mois  d’avril  1698 45H 

12  octobre  : à Jacques  Devienne,  autre  matelot,  pour 

ses  apointemens  du  troisième  quartier  1698 1 3 

2 3 février -3  aoust  : aud.  Jean  Merseron,  dit  La  Vio- 
lette, garde-magasin  du  Canal  de  Versailles,  par  grati- 
fication , en  considération  du  soin  qu’il  a eu  dud.  magasin 

pendant  les  six  derniers  mois  1 697  et  les  six  premiers 

1698  (2  p.) 3oott 

16  février  - 19  octobre:  à Jean  Massagati,  ancien  gon- 
dollier  vénitien,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quar- 
tier 1697  cl  des  3 premiers  1698  (4  p.) iaooH 

A Palmarin  Palmarini,  autre,  pour  ses  apointemens 

pendant  le  même  temps  (4  p.) 1200^ 

A Pierre  Massagati  , autre,  pour  idem  (4  p.)  i44ott 
A Barthélémy  Pancalonio,  pour  idem  (4  p.).  . gooH 
A Vincent  Doria,  autre,  pour  idem  (4  p.). . . . goott 
A Benoist  Borelli,  autre,  pour  idem  (4  p.)  . . 900H 
A Pierre  Seodea,  autre,  pour  idem  (4p.)....  900*+ 
A Jean  Palmarin,  autre,  pour  idem  (4p.)....  goott 
Somme  de  ce  chapitre 3oi5ott 

entretennemens. 

12  janvier -5  octobre  : à Pautonne,  pour  l’entretien 
des  rigolles  de  la  plaine  de  Saclay  et  de  Bue  pendant 
le  dernier  quartier  1697  et  les  trois  premiers  1698 

(4  p.) 4-oot1 

12  janvier- 6 avril  : à la  veuve  Félix,  pour  l’entreden 
des  routtes  dans  les  bois  des  environs  de  Versailles  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1697  (2  p.) 200** 


21  . 
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12  janvier- 5 octobre  : à Poiret,  couvreur,  pour 

l’entretien  des  couvertures  du  château  et  haras  de  Saint- 
Léger  pendant  les  six  derniers  mois  1697  et  les  six 
premiers  1698  (4  p.)! 4 oo*1 

26  janvier- 5 octobre  : à Janson  le  jeune,  pour  l’en- 
tretien des  rigolles  et  pierrées  du  petit  parc  de  Ver- 
sailles pendant  les  six  derniers  mois  1697  et  les  six 
premiers  1698  (A  p.) . 4oott 

13  juillet  : à luy,  pour  82  passages  qu’il  a faits  pour 

traverser  aisément  lesd.  rigolles.  . 3att  i6s 

12  janvier- 19  octobre  : à Lionnois  père,  pour  l’en- 
tretien des  rigolles,  battardeaux  et  aqueducs  de  la  plaine 
de  Cognières  pendant  le  dernier  quartier  1697  et  les 
trois  premiers  1698  (4  p.) 200tt 

A Lionnois  fils,  pour  l’entretien  à la  plaine  de 
Trappes  pendant  le  même  temps  (4  p.) 2oott 

A Flabé,  pour  l’entretien  à la  plaine  du  Perrav  pen- 
dant le  même  temps  (4  p.) 200tt 

14  décembre  : aux  Suisses  des  portes  du  grand  parc 
qui  ont  eu  soin  de  dégorger  les  grilles  par  où  passent 
les  eaux  sauvages  qui  vont  dans  les  étangs  de  Saclay,  et 


pour  quelques  autres  menues  dépenses 1 

Somme  de  ce  chapitre 2192^  i6s 


ENTRETIEN  DU  JARDIN  POTAGER. 

9 mars- 16  novembre  : à François  Le  Normand,  jar- 
dinier, ayant  l’entretien  du  jardin  potager  de  Versailles, 
à compte  dud.  entretien  pendant  l’année  1698  (19  p.) 
..  . j i4oott 

CHATEAU  DE  COMPÏÈGNE. 

12  janvier- 19  octobre  : au  sr  Bullot,  ayant  l’entre- 
tien des  rouîtes  et  fossez  de  la  forest  de  Compiègne, 
pour  les  six  derniers  mois  1697  et  les  six  premiers  1698 

(4  p.) 700^ 

2 novembre  : à luy,  pour  plusieurs  fossez  qu’il  a fait 

faire  dans  lad.  forest i2itt 

12  janvier- 1 g octobre:  au  sr  Dauvin,  charpentier, 
pour  l’entretien  des  ponts  de  bois  dans  lesd.  routtes 
pendant  les  six  derniers  mois  1697  et  les  six  pre- 
miers 1698  (4  p.) 170N 

23  mars- 5 octobre  : à luy,  pour  les  réparations  qu’il 
a faites  aux  86  ponts  de  lad.  forest  (8  p.)..  . i436tt  7“ 
2 juillet -2  novembre  : à luy,  sur  les  réparations  de 
charpenterie  qu’il  a faites  au  château  de  Compiègne 

(4  p.) 8oott 

2 novembre  : à luy,  pour  avoir  détaché  et  ratacbé  les 


bras  de  tous  les  poteaux  de  lad.  forest  et  avoir  rétabli 

une  brèche  dans  une  routte 89^  ios 

26  janvier- 3 0 novembre  : au  sr  Esmery,  concierge, 
pour  l’entretien  des  terrasses  et  jardins,  et  remplissage 
des  glacières  du  château  pendant  l’année  1697  et  les 
six  premiers  mois  de  l’année  1698  (3  p.) 6oott 

26  janvier-  3o  novembre  : à Jacques  Camay  et  la  veuve 

Cuambois,  pour  l’entretien  des  couvertures  pendant  les 
six  derniers  mois  1697  et  les  six  premiers  1698  (4  p.) 
4ooN 

18  may-2  novembre  : à eux,  pour  leurs  ouvrages  de 

maçonnerie  aud.  château  (8p.) 24oott 

9 février- 3o  novembre  : à Chéret,  vitrier,  pour 
l’entretien  des  vitres  pendant  les  six  derniers  mois  1 697 
et  les  six  premiers  1698  (4  p.) 175** 

27  juillet  : â luy,  pour  avoir  repeint  en  blanc  à huile 

de  deux  couches  les  écriteaux  de  60  bras  attachés  à 
plusieurs  poteaux  dans  lad.  forest  pour  enseigner  les 
chemins 2 4tt 

3 aoust-2  novembre  : à luy,  sur  la  vitrerie,  im- 
pressions de  grisailles  et  planchers  mis  en  couleurs 

(4p.).... 55ott 

2ojuillet-2  novembre  : à Jean  Delaporte,  menui- 
sier, sur  les  réparations  de  menuiserie  qu’il  a fait  aud. 
château  pendant  la  présente  année  1698  (5  p.).  . 5oott 
A Jacques  Le  Clerc,  serrurier,  sur  ses  réparations  de 

serrurerie  aud.  château  (5p.) . 260^ 

2 5 septembre  : à Eugène  Morlière.,  sur  ses  ouvrages 

de  serrurerie 5ott 

16  novembre  : à Gabriel,  contrôleur  général,  pour 
scs  menues  dépenses  à Compiègne  pendant  le  séjour  du 
Roy 781+  19’ 

Somme  de  ce  chapitre 83o4tt  i6s 

ENTRETIEN  DES  COUVERTURES 

DES  MAISONS  ROYALLES. 

26janvier-6  avril  : à Noël  Martin,  couvreur,  parfait 
payement  de  u5ott  pour  l’entretien  des  couvertures  du 
château  de  Vincennes  et  de  la  maison  des  Gobelins 

pendant  l’année  1697  (3  p.) .. . . 420tt 

i5  juin- 1 4 décembre  : à luy,  sur  sesd.  entretiens 

pendant  l’année  1698  (5p.) 75ott 

9 février- 2 novembre  : à Armet,  couvreur,  pour  l’en- 
tretien des  couvertures  du  palais  de  Luxembourg  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1697  et  les  neuf  premiers 

1698  (4  p.) 6oott 

23  mars- 1 6 novembre  : à la  veuve  d’EiiENNE  Yvon, 
couvreur,  pour  l’entretien  des  couvertures  de  toutes  les 
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maisons  royalles  de  Versailles,  Paris,  et  les  maisons  ap- 


partenantes au  Roy  à Paris  (17  p.) 6800^ 

Somme  de  ce  chapitre 8570*+ 


ÉGLISE  DES  INVALIDES. 


MAÇONNERIE. 

10  aoust-  i4  décembre  : à Pierre  Le  Maistre,  entre- 
preneur, pour  les  dépenses  faites  pour  les  échaffauds  de 
la  grande  voûte  pour  la  sculpture  de  lad.  église,  depuis 
le  1 4 décembre  1698  jusqu’au  6 décembre  1698  (3p.) 

7û8tt 5S  8d 

19  octobre-  novembre  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il 
a faite  pour  l'architecture  des  cadres  et  pour  lesd.  écha- 


fauds (2p.) g5/|tt  1 6*  Ad 

Somme  de  ce  chapitre 1703N  23 


PEINTE  RE. 

2 3 octobre  : à Francart,  peintre,  à compte  du  tableau 
en  grand  qu’il  fait  de  l’autel  de  l’église  des  Invalides 

îoo+t 

16  novembre  : à luy,  sur  les  desseins  qu’il  fait  en 

grand  dud.  maîlre  autel 

21  septembre  : à Lefebvre,  peintre,  pour  une  toile 
qu’il  a imprimée  pour  dessiner  un  des  Evangélistes  des 


angles  de  la  grande  voûte,  en  1693 1 5tt 

Somme  de  ce  chapitre 19011 

sculpture. 


27  juillet- i4  décembre  : à Dedieu,  sculpteur,  sur  la 
sculpture  d’une  des  figures  des  panneaux  de  la  calotte  de 
la  grande  voûte  de  l’église  des  Invalides  (3  p.)  . . 25ott 
2 aoust-  16  novembre  : à luy,  sur  la  sculpture  de  huit 

chapiteaux  des  chapelles  (3p.) 35ott 

27  juillet- 1 4 décembre:  à Corneille  Van  Clève,  sculp- 
teur, sur  ses  ouvrages  de  sculpture  auxd.  figures  (3  p.) 

3oott 

27  juillet-24  aoust  : à Louis  Legros,  autre,  sur  idem 

{ 2 P-) 200tt 

2 7 juillet—  1 4 décembre  : à LIurtrelle,  autre,  sur 

lesd.  figures  (4  p.) 4oott 

A Regnard,  autre,  sur  idem  (3  p.) 3oott 

i g octobre- 16  novembre  : à luy,  sur  la  sculpture  de 
bas-reliefs  à cinq  dessus  de  niches  en  dedans  les  cha- 
pelles (2p.) 3oott 

27  juillet- 19  octobre  : à Slodtz  et  GraniBr,  sculp- 
teurs, sur  les  sculptures  desd.  figures  (4p.)....  65  o^ 


27  juillet -2 4 aoust  : à Martin  et  La  Pierre,  sculpteurs , 

sur  lesd.  figures  (2p.) 30ott 

27  juillet- 1 4 décembre  : à Flamen,  sculpteur,  sur 

lesd.  figures  (4  p.) /, 00H 

A Coustou,  autre,  sur  idem  (4  p.) 4oott 

27  juillet- 19  octobre  : à Vigier,  autre,  sur  la  sculp- 
ture qu  il  fait  a deux  dessus  de  portes  en  dedans  les 

chapelles  de  l’église  des  Invalides  (3  p.) 3oott 

27  juillet- 19  octobre:  à Poultier,  autre,  sur  la 
sculpture  de  deux  Pères  de  l’Eglise  au-dessus  des  tri- 
bunes, de  deux  dessus  de  portes  et  de  deux  dessus  de 

croisées  dans  les  petites  chapelles  (4  p.) 40ott 

A Pierre  Mazeline,  autre,  sur  la  sculpture  à deux 
des  Pères  de  l’Église  au-dessus  des  tribunes  (3  p.)  3oott 
A Antoine  Coizevox,  autre,  sur  la  sculpture  à deux 

Pères  de  l’Église  (3p.) 300tt 

27  juillet- 16  novembre  : à Raptiste  Tijby,  autre,  sur 

deux  pareils  Pères  de  l’Église  (4  p.) 40o*t 

10  aoust- 14  décembre  : an  sr  de  Melo,  autre,  sur 
la  sculpture  à une  figure  des  panneaux  de  la  grande 

voûte  du  dôme  (4p.) 4 00t+ 

A Routet,  autre,  sur  la  sculpture  à huit  chapiteaux 

des  chapelles  (4  p.) 300tt 

10  aoust  : a Manière,  autre,  sur  deux  bas-reliefs  de 
1 histoire  de  saint  Louis , en  dedans  de  lad.  église , et 
deux  dessus  de  portes  en  dedans  des  chapelles.  . . ioott 
10  aoust-  19  octobre  : à Jouvenet  Rainé,  sur  la  sculp- 
ture à huit  chapiteaux  des  chapelles  (3  p.) 28ott 

10  aoust- 1 4 décembre  : à Maubouge,  IIanard,  Tau- 
pin  et  Lalande,  autres,  sur  les  ornemens,  roses  et  mo- 
difions qu’ils  font  aux  corniches  de  deux  chapelles 

(û  P-) 55otf 

2 4 aoust- 1 4 décembre  : à Jouvenet,  Varin,  Langlois, 
Dedieu,  Maubouge,  Lange  et  Rousseau,  sur  la  sculpture 
des  roses  et  ornemens  des  cadres  de  la  calotte  de  la 

grande  voûte  (5  p.) i5oott 

2 4 aoust  - 1 6 novembre  : à Goupil  et  Legrand,  sur  la 
sculpture  des  ornemens,  roses  et  modifions  qu’ils  font 

aux  corniches  de  deux  des  chapelles  (3p.) 4ootf 

A Roussel,  autre,  sur  la  sculpture  à huit  chapiteaux 

commencez  par  le  feu  sr  Drouilly  (3  p.) 250ti 

2 4 aoust  : à Raon,  autre,  pour  la  sculpture  à trois 
dessous  de  croisées  et  deux  dessus  de  portes  des  cha- 
pelles  i00tt 

2 1 septembre  - 1 9 octobre  : à La  Pierre,  sur  la  sculp- 
ture d’un  bas-relief,  représentant  la  Charité,  qu’il  fait 
au-dessus  d’une  porte  en  dedans  l’une  des  chapelles 

( 2 P*) soofi 

21  septembre  : à Nicolas  et  Henry  Meusnier,  sculp- 
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leurs,  pour  les  modèles  qu’ils  ont  fait  pour  le  change- 
ment des  roses  des  douze  bandeaux  de  la  calotte  de  la 

grande  voûte i5ott 

•21  septembre  - î A décembre  : à Robert,  Taupin,  Le- 
grand, Boutet,  Guyot,  Masson,  Adam,  Malbouge  et 
François  le  jeune,  sur  dix  arcs  doubleaux  de  la  grande 

voûte  (3p.) 7°°tt 

2i  septembre- 1 A de'cembre  : à Herpin,  Masson, 

Belan,  Dupré,  Robert,  François,  Lange  et  Le  Maire  le 
fils,  sur  la  sculplure  de  la  grande  corniche  et  architrave, 
roses  et  modillons  du  pourtour  de  l’église  (3p.).  8oo** 

A Coisvox,  Tuby,  de  Mello  et  Jolly,  sur  la  sculpLure 
des  quatre  panneaux  dans  l’une  des  voûtes  des  chapelles 

(3p.) 6oo** 

ai  septembre  - 19  octobre:  au  sr  Hulot,  sur  la  sculp- 
ture d’un  bas-relief  représentant  ['Humilité,  qu’il  fait  au- 
dessus  d’une  porte  dans  l’une  des  chapelles  (2  p.)  200** 
19  octobre  : à Barois,  sur  la  sculpture  à seize  dessus 


de  vitraux  dans  les  voûtes  des  chapelles 5o** 

Somme  de  ce  chapitre 121 3o** 
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MAÇONNERIE. 

12  janvier- A may  : à Jean  Benoist,  entrepreneur, 
pour  ses  ouvrages  de  maçonnerie  aux  Maisons  royalies  et 
maisons  apai tenantes  au  Roy,  à Paris,  pendant  les  sept 

derniers  mois  1697  (9  p.) 2o59**8s  9'1 

1 5 juin- 1 A décembre:  à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

maçonnerie  pendant  la  présente  année  ( 1 A p.  ) 

75Ao**8s7d 

18  may- ier  juin  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  maçon- 
nerie au  château  de  Vincennes  et  dépendances  en  1697 

et  1 698  (2  p.) 7 1 3+t  65  8d 

26  janvier- 9 février  : à Robert  Aumont,  maçon,  pour 
ses  ouvrages  de  maçonnerie  au  nouveau  couvent  des 

Capucines  en  1697  (2  p.) 1 60**9“ 

9 mars- 20  avril  : à luy,  pour  le  rétablissement  des 
brèches  qui  sont  à l’enclos  des  avenues  des  Thuilleries , 

proche  le  Cours-la-Reyne  (3  p.) 399*+ As  6d 

99  juin- 1 A décembre  : à luy,  sur  les  réparations 
ux  murs  de  terrasse  de  la  pépinière  du  Roule  (12  p.) 

i85o** 

12  janvier  : à Le  Pas,  entrepreneur,  pour  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a fait  à une  maison  aparte- 
nante  au  Roy,  proche  les  galleries  du  Louvre,  pendant 

l’année  1697 7ott  *7*  ^ 

A may  : à la  veuve  Paris,  maçon,  pour  les  ouvrages 


de  maçonnerie  qu’elle  a fait  en  la  maison  des  Gobelins 

pendant  l’année  1693 1 1 7++ 1 s 6d 

21  septembre  : à Segond,  maçon,  pour  ses  ouvrages 
de  maçonnerie  à la  maison  des  Gobelins  en  1 698 .... 

20**  1 As  Ad 

12  janvier- 19  octobre  : à la  veuve  Forcoy,  fontainier, 
ayant  l’entretien  des  bassins  et  conduites  de  décharge  au 
bassin  des  Thuilleries,  pour  led.  entretien  pendant  les  six 
derniers  mois  1697  et  les  six  premiers  1698  (A  p.).  . 

2 00** 

29  juin- 27  juillet  : à elle,  pour  les  conduites  de  fon- 


taine qu’elle  a fait  aud.  jardin  (2p.)....  1 70**  1 2S  Ad 
Somme  de  ce  chapitre 1 3302*1  3* 


OUVRAGES  DE  TERRASSE  ET  FUMIERS. 

18  may- 7 septembre  : à Jacques  Lefebvre,  terrassier, 
pour  les  fossez  qu’il  a faits  et  arbrisseaux  qu’il  a coupez 
au  pourtour  des  murs  du  revêtement  du  fossé  du  château 

de  Vincennes  (2p.) 63** 

2 A aoust  : à Pierre  Saintar,  voiturier,  pour  cent 
voyes  de  fumier  qu’il  a livrées  pour  couvrir  les  plantes 

et  faire  les  couches  au  Jardin  royal 100** 

Somme  de  ce  chapitre 1 63** 

CHARPENTERIE. 

26  janvier  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  char- 
pentier, sur  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  aux 
Maisons  royalies  et  maisons  apartenantes  au  Roy,  à Paris , 

pendant  1697 200** 

1 8 may  - 1 A décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de 
charpenterie  auxd.  endroits  pendant  l’année  1698  (7  p.) 

1 9 1 7**  7“  id 

Somme  de  ce  chapitre 1 A 1 7**  7*  id 

COUVERTURE. 

23  février  : à Noël  Martin,  couvreur,  pour  ses  ou- 
vrages de  couverture  en  la  maison  des  Gobelins,  outre 

son  entretien , pendant  1693 1 3 9**  1 2“  Ad 

18  may- ier  juin  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  couver- 
Lurc  à Vincennes,  outre  son  entretien,  pendant  l’année 

1697  (2  p.) 19°tt  5d 

i3  juillet  : à Armet,  pour  ses  ouvrages  de  couverture 
au  palais  de  Luxembourg , outre  son  entretien , pendant 

1 696  et  1 697 • • 67**  5“  1 od 

18  may-i5  juin  : à la  veuve  d’EsriENNE  Yvon,  cou- 
vreur, pour  les  ouvrages  de  couverture  aux  Maisons 
royalies,  outre  son  entretien,  pendant  les  trois  derniers 
mois  1697  elles  trois  premiers  1698  (2  p.).  209*13“  2'1 
Somme  de  ce  chapitre 606**  i6s  qd 
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33*3 

MENUISERIE. 

6 avril- ier  juin  : à Leschaudelle,  menuisier,  pour 
ses  ouvrages  de  menuiserie  à ia  maison  des  Gobelins 

depuis  1696  jusqu’en  1698  (2  p.) i24tt  12“ 

27  juillet:  à Lëghand,  pour  ouvrages  faits  pour  trans- 
porter des  modelles  du  Louvre  et  autres  maisons  royalles 
de  chez  feu  le  s'  Dorbay,  et  les  avoir  replacez  dans  une 
des  chambres  de  l’Académie  d’arcbitecture.  . . îgtt  i6s 
9 mars  : à Simon  Gillot,  menuisier,  pour  ses  ouvrages 
de  menuiserie  au  château  de  Vincennes  et  dépendances 

pendant  les  quatre  derniers  mois  1697 1 65++  16“ 

27  juillet- 2/1  aoust  : à luy,  pour  ses  ouvrages  pen- 
dant l’année  1 698  (2  p.) 24itti5s 

g mars  : à Jacques  , menuisier,  pour  ses  ouvrages  à 

l’Observatoire  en  1680 6S  8d 

9 février -4  mav  : à Laurens  Rociiebois,  menuisier, 
pour  la  menuiserie  qu’il  a faite  aux  Maisons  royalles  et 
maisons  apartenantes  au  Roy,  à Paris,  pendant  les  trois 
derniers  mois  1 697  (5p.) 5 1 7 1 7 5 

4 may-3o  novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  pen- 
dant les  huit  premiers  mois  1 698  ( 9 p.  ) . . 1 1 G 1 tt  as  6J 

i4  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  logement 
de  M.  le  marquis  de  la  Vallière,  attenant  le  palais  des 

Thuilleries 160^ 

'23  mars- 20  avril  : à Pierre  Guérin,  menuisier,  sur 
ses  ouvrages  à la  Grande  Ecurie  du  Roy,  à Paris , et  dépen- 
dances pendant  1697  (2  P-) 25otti2s 

6 avril  : à la  veuve  du  nommé  Trille,  pour  ouvrages 
faits  en  la  maison  des  Gobelins  en  l’année  1690.  îoqtt 
12  janvier -9  mars  : à Richard,  menuisier,  parfait 
payement  de  io38tt  5 5 pour  les  caisses  et  trelteaux  qu’il 
a fait  pour  le  feu  d’arlifice  qui  a esté  tiré  à Versailles 
au  mariage  de  Monseigneur  le  duc  de  Bourgogne  (4p.) 

•' 438tt  5S 

23  mars- 1 5 juin  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  me- 
nuiserie qu’il  a fait  au  Jardin  royal  des  plantes  pendant 

les  trois. derniers  mois  1697  (5p.) 5 7 6^  i6s  1'1 

22  septembre  - i4  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a faits  aux  Maisons  royalles  et  maisons  apartenantes 
au  Roy,  à Paris , en  1 698  (3  p.) . . 5oo*t 

5 octobre -2  novembre  : à luy,  pour  un  piédestal  qu’il 
a fait  pour  mettre  la  petite  statue  équestre  du  Roy  (2  p.) 

• • 3o2tt  8S  9? 

29  jiun-27  juillet  à Justine,  menuisier,  pour  ses 
ouvrages  en  la  dépendance  de  la  Petite  Ecurie,  à Paris, 
pendant  les  trois  derniers  mois  1697  eHes  six  premiers 
1698(2  p.) • 235tti5!liod 


3o  novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  aux  écuries 

de  Monseigneur  en  1 698 1 o6tt  1 ' 

Somme  de  ce  chapitre /»  8 9 9 H 35  1 od 

SERRURERIE. 

23  février  : à Robert  Boutet,  serrurier,  pour  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a faits  aux  Maisons  royalles  et 
maisons  apartenantes  au  Roy,  à Paris,  pendant  les  trois 

derniers  mois  1697 i38tt  i2s 

4 may-i4  décembre  : à luy,  pour  lesd.  ouvrages  pen- 
dant l’année  1698  (7  p.) 926^  is6d 

29  juin  : à luy,  pour  la  ferrure  d’un  traîneau  qui  sert 
à mener  des  figures  de  marbre  à Versailles.  1 44tt  1 5 5 qd 
26  février-  10  aoust  : à Nicolas  Le  Roy,  serrurier, 
pour  ses  ouvrages  de  serrurerie  à Vincennes  en  1697  et 


1698(29.) 290^1 4‘ 

26  janvier  : à Fordrin,  serrurier,  parfait  payement  de 
55ott  pour  la  balustrade  de  fer  de  Marly i5ott  ' 


1 0 aoust  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de  serrurerie 
qu’il  a fait  aux  bâtimens  de  la  place  de  Vendôme.  120^ 
26  janvier  : à Raguin,  autre,  pour  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  à l’Observatoire  pendant  1696, 


1 696  et  1 697 5ott  5S  6d 

7 décembre  : à Tureau,  autre,  à compte  des  ouvrages 
qu’il  a faits  à l’hôtel  des  Ambassadeurs  extraordinaires 
en  1 68 3 ioott 


26  janvier- 3o  novembre  : à François  Lucas,  serru- 

rier, pour  ses  ouvrages  de  serrurerie  aux  Maisons  royalles 
et  au  nouveau  couvent  des  Capucines,  depuis  le  mois 
de  septembre  1697  jusqu’au  mois  de  novembre  1698 
(6  p.) 67  iH  a"  id 

2.3  février- 21  septembre  : à Fontaine,  serrurier, 
pour  ses  ouvrages  à la  maison  des  Gobelins  en  1 693  et 
en  1698  (2  p.). . 66K  9“  id 

27  juillet  : à Claude  Lorain,  autre,  pour  ouvrages  de 

serrurerie  au  château  de  Madrid  en  1698 6tt  i8s 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 266311  17’  nd 

vitrerie. 

26  janvier- 5 octobre  : à Charles-François  Jacquet, 
vitrier,  pour  l’entretien  des  vitres  du  château  de  Vin- 
cennes, de  la  maison  des  Gobelins  et  Jardin  royal  des 
plantes,  pendant  les  six  derniers  mois  1697  et  les  six 

premiers  1698  (4p.) ^50tt 

2 3 mars  : à luy,  pour  ses  ouvrages  auxd.  maisons, 

outre  son  entretien,  en  1697 i55tt  2S  iod 

ie‘  juin  : à Abraham,  autre,  pour  ses  ouvrages  aux 
atteliers  et  logement  du  sr  Kbller  à l’Arsenal,  pendant 
1696  et  1697 g 4 tt  1 is  2a 
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3o  novembre  : à Philippe  Beal,  autre,  pour  ses  ou- 
vrages de  vitrerie  à l’hôtel  des  Ambassadeurs  extraor- 
dinaires en  1681  et  1682 162**  i3s  iod 

12  janvier -5  octobre  : à la  veuve  Janson,  vitrier, 
pour  l’entretien  des  vitres  du  château  du  Louvre,  Garde- 
meuble  de  la  Couronne,  hôtel  de  Grammont  et  magasin 
du  s1'  Fossier  , pendant  les  six  derniers  mois  1697  et  les 

six  premiers  1698  (4p.) . . 20ott 

26  janvier- 5 octobre  : à elle  et  Antoine-Charles 
Janson,  pour  son  entretien  au  château  de  Madrid,  la 
Savonnerie,  l’orangerie  du  Roulle,  maison  des  cignes, 
maisons  occupées  par  M.  le  comte  de  Grammont  et 
M.  Félibien,  la  Samaritaine  et  l’Observatoire,  pendant 

le  même  temps  (4  p.) 4oo** 

9 février- 2 novembre:  à elle  et  à Gabriel-Claude 
Janson,  son  fils,  pour  l’entretien  des  vitres  du  palais  de 
Luxembourg  pendant  le  même  temps  (4  p.).  . . . 3oo** 

9 mars  : à elle,  pour  ses  ouvrages  de  vitrerie,  outre 
son  entretien,  pendant  les  huit  derniers  mois  1697.  . . 

37**ns3d 

12  janvier- 5 octobre  : à Gombault,  vitrier,  pour  l’en- 
tretien des  vitres  du  palais  des  Thuilleries  pendant  les 
six  derniers  mois  1697  e*  ^es  s*x  premiers  1698  (4p.) 

200** 

26  janvier- 19  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
vitres  des  grandes  et  petites  écuries,  écurie  de  Mon- 
seigneur et  leurs  dépendances,  des  maisons  où  logent 
MM.  de  Congis  et  Le  Nostre,  l’orangerie  des  Thuilleries, 
l’Imprimerie  royalle  et  la  Bibliothèque  du  Roy,  pendant 

le  même  temps  (4  p.) 200** 

9 février- 2 novembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
vitres  du  nouveau  couvent  des  Capucines  pendant  le 

même  temps  (4  p.) 200** 

24  aoust-  i4  décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de 
vitrerie  aux  Maisons  royalles,  outre  son  entretien,  pen- 
dant le  même  temps  (2  p.) 2 5o**  125  id 

21  septembre  : à luy,  pour  journées  fournies  à dé- 
ménager le  magasin  des  vitres  qui  étoient  dans  l’apar- 
tement  de  Madame  la  Maréchale  de  la  Motte,  et  les 
transporter  dans  les  Offices  à l’autre  bout  du  palais  des 

Thuilleries 56** 

Somme  de  ce  chapitre  ....  3oo6**  1 is  211 

peinture. 

9 février  : à Joubert,  peintre,  parfait  payement  de 
6oott  p0ur  2 4 desseins  de  plantes  rares  qu’il  a peints 
en  mignature  sur  vélin  pour  estre  insérez  dans  la  suite 
des  livres  du  cabinet  de  S.  M.  pendant  1697.  . . i5o** 


18  inay-16  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  l’année  1698  (3  p.) 45o** 

26  janvier  - 27  juillet  : à la  veuve  Le  Comte,  peintre, 

sur  les  tableaux  représentans  Namur,  Aire  et  Fribourg 
que  led.  deffunt  a peints  (3  p.) 3oo** 

9 février  : à Simon,  peintre,  parfait  payement  de 
35o**  pour  le  tableau  qu’il  a peint  d’après  André  del 

Sart,  pour  le  château  de  Meudon i5o** 

5 octobre  : à Le  Moyne  le  jeune , peintre , pour  ouvrage 
de  peinture  en  marbre  au’ piédestal  de  la  petite  statue 
équestre  du  Roy 3o** 

27  juillet-3o  novembre:  au  sr  Lefèvre,  peintre,  sur 

les  impressions  de  peinture  qu’il  a faites  aux  Maisons 
royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy  en  1698  (3p.) 
382**  1 2S  2d 

5 octobre  : au  sr  Petit,  doreur,  pour  la  dorure  du 
pied  d’ estai  de  la  petite  statue  équestre  du  Roy.  1 2 8*+ 1 * 
Somme  de  ce  chapitre 1590**  i3s  2d 

sculpture. 

9 février- 9 mars  : à Coisvox,  sculpteur,  parfait 
payement  de  85o**  pour  un  vase  qu’il  a fait  en  marbre 

pour  Marly  (2  p.) 200** 

A Coustou,  autre,  parfait  payement  de  85o*+  pour  un 

vase  idem  (2  p.) 200** 

A Jolly,  autre,  parfait  payement  de  85o**  pour  un 

vase  idem  (2p.) 200** 

23  février- 23  mars  : à Barrois,  autre,  parfait  paye- 
ment de  85o**  pour  un  vase  idem  (2  p.) 200** 

25  may-8  juin  : à Goupil,  autre,  à compte  de  la 
sculpture  en  bois  qu’il  fait  pour  Trianon  (2  p.).  . 200** 
25  may-21  décembre:  à Viet,  autre,  pour  la  sculp- 
ture en  bois  qu’il  fait  pour  Trianon  (5p.) 875** 

12-26  janvier  : à Dedieu,  autre,  parfait  payement 

de  548**  à quoy  monte  la  sculpture  de  deux  monstres 
marins  et  de  deux  masques  qu’il  a faits  en  plomb  pour 

Marly  (2p.) 1 48** 

23  février-  20  avril  : à luy,  parfait  payement  de  85o** 
pour  un  vase  de  marbre  blanc  qu’il  a fait  pour  Marly 

(3  p.) 3oo** 

12-26  janvier  : à Raon,  autre,  parfait  payement  de 
56o**  pour  deux  monstres  marins  et  deux  masques  qu’il 

a faits  pour  Marly 160** 

22  février- 20  avril  : à luy,  parfait  payement  de  85o** 
pour  un  vase  de  marbre  blanc  qu’il  a fait  pour  Marly 

3ooft 

12-26  janvier  : à Louis  Legros,  parfait  payement  de 
536**  pour  deux  monstres  marins  qu’il  a faits  pour  Marly 
(2p.) v 1 24** 
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a3  février-  18  may  : à luy,  parfait  payement  de  55ott 
pour  trois  pieds  de  table  qu’il  a fait  en  marbre  pour 

Marly  (2  p.) 25ott 

16  novembre- 16  décembre  : à Lefebvre,  sculpteur, 
sur  deux  figures  qu’il  fait  en  marbre  pour  le  château  de 

Marly  (2p.) 4oott 

12-16  janvier  : à Granier,  autre,  parfait  payement 
de  5iatt  pour  deux  monstres  marins  et  deux  masques 

qu’il  a fait  en  plomb  pour  Marly  (2  p.) 1 i2tt 

A Vigier,  autre,  parfait  payement  de  5oott  pour  deux 
monstres  marins  et  deux  masques  pour  Marly  (2p.).. 

; ioott 

12  janvier-5  octobre  : à Pierre  Mazeline,  autre, 

parfait  payement  de  2 3oott  pour  les  chevaux  marins,  la 
coquille  et  les  masques  qu’il  a faits  en  plomb  pour  Marly 

(12  p.) 1 g5ott 

9 février- 9 mars  : à Baptiste  Tuby,  autre,  parfait 
payement  de  85ott  pour  un  vase  qu’il  a fait  en  marbre 

pour  Marly  (2  p.) 200tt 

A Hulot,  autre,  parfait  payement  de  85ott  pour  un 

vase  idem  (2p.) 200tt 

12  janvier-5  octobre  : à Corneille  Vanclève,  autre, 
parfait  payement  de  i5oott  pour  les  griffons,  la  coquille 
et  masque  qu’il  a faits  en  plomb  pour  Marly  (8p.).... 

i25ott 

a3  février- 20  avril  : à luy,  parfait  payement  de  85ott 
pour  un  vase  de  marbre  blanc  qu’il  a fait  pour  Marly 

(3p.) 3oott 

18  may-i5  juin  : à luy,  pour  une  petite  figure  qu’il 

a fait  en  bronze  représentant  Mars  (2  p.) 3oott 

12  janvicr-5  octobre:  à Flamen  , sculpteur,  parfait 
payement  de  i5oott  pour  les  griffons,  la  coquille  et 
masque  qu’il  a faits  en  plomb  pour  Marly  (8  p.).  1 25ott 
2 3 février- 20  avril  : à luy,  parfait  payement  de  85ott 
pour  un  vase  de  marbre  blanc  qu’il  a fait  pour  Marly 

(3  p.) 3oott 

9 février- 9 mars  : à Mazière,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  85ott  pour  pareil  vase  qu’il  a fait  pour  Marly 

(2  p.) 200tt 

12-26  janvier  : à Slodtz  , sculpteur,  parfait  payement 
de  536tt  pour  deux  monstres  marins  et  deux  masques 

qu’il  a fait  en  plomb  pour  Marly  (2  p.) 1 36++ 

23  février-20  avril  : à luy,  parfait  payement  de  85ott 
pour  un  vase  de  marbre  blanc  qu’il  a fait  pour  Marly 

(3p.) 35oH 

18  may- ier  juin  : à luy,  parfait  payement  de  iooott 
pour  un  petit  groupe  qu’il  a fait  en  bronze,  représentant 

Prothée  et  Aristée  (2p.) 200tt 

29  juillet  - 3 A aoust  : à luy,  pour  la  sculpture  qu’il  a 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


J fait  à un  pied  d’estal  de  la  petite  statue  équestre  du  Roy 

! de  M.  Girardon  (2p.) 4oott 

i 12  janvier- 9 février  : à Garnier,  sculpteur,  parfait 
| payement  de  45ott  pour  un  petit  groupe  qu’il  a fait  en 

| bronze,  représentant  Petus  et  Aria  (2  p.) 1 5ott 

19  octobre- 1 4 décembre  : à Varin  et  Langlois,  sculp- 
teurs, à compte  de  la  sculpture  des  cassolettes  qu’ils 
font  en  plomb  pour  mettre  sur  les  groupes  d’enfans  au 


château  de  Marly  (3  p.) 4oott 

Somme  de  ce  chapitre n355tt 


OUVRAGES  DE  BRONZE. 

i5  juin  : à la  veuve  de  Roger,  fondeur,  pour  les  ou- 
vrages de  fonte  qu’elle  a fait  faire  à la  pompe  de  la 

Samaritaine  en  1698 4ott  i6s 

2 4 aoust  : à Traulet,  fondeur,  pour  ouvrages  aux 
robinets  de  la  fontaine  du  vieil  hôtel  de  Grammont  et 
de  la  conduite  des  eaux  du  nouveau  couvent  des  Capu- 


cines  ntt 

Somme  de  ce  chapitre 5itt  i6s 


MARBRERIE. 

6-i3  avril  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  à compte 
des  ouvrages  de  marbre  qu’il  fait  au  château  de  Ver- 
sailles (2  p.) nttas4d 

27  juillet  - 1 6 novembre  : à luy,  sur  quatre  socles  qu’il 
fait  en  marbre  pour  l’orangerie  de  Versailles  (3  p.).  . . 

28l2*t  i8s  1 id 

16  novembre  - i4  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a fait  aux  cheminées  de  marbre  de  Marlv  (4  p.). 

. 48itt  i4‘  5d 

A Ergot  et  Le  Prince,  marbriers,  pour  les  chemi- 
nées de  marbre  qu’ils  font  pour  le  château  de  Marly 

(4  p-) 357^  7’  8d 

2 février- 5 octobre  : à Hubert  Misson,  marbrier,  et 
à ses  héritiers,  pour  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits 
à la  chambre  à coucher  de  Monseigneur  à Meudon 

(3p.) ; 21 

16  novembre- 1 4 décembre  : à Le  Prince,  pour  une 
cheminée  qu’il  a fait  en  marbre  pour  le  château  de 

Marly  (3p.) 2 63H  i4s  8d 

A Cuvillier,  marbrier,  pour  une  cheminée  qu’il  a 

faite  en  marbre  pour  le  château  de  Marly  (4  p.) 

3i4tt  3S  1 id 

19  mars  : à François  Deschamps,  marbrier,  parfait 
payement  de  i45oW  i55  6d  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  marbre  qu’il  a faits  tant  à Versailles  qu’à  Marly  en 

1696  et  1697 983*+  i6s  8d 

6 avril- 18  may  : à luy,  pour  ses  soins  et  les  jour- 

22 
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uées  des  ouvriers  qui  ont  travaillé  à la  cheminée  de  la 

garde  robe  du  Roy  à Marly  (3  p.)...  . 88H  3’  ad 

1.5  juin  - 1 6 novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pour 
les  deux  pieds  d’estaux  ronds  sous  les  groupes  de  l’oran- 
gerie du  château  et  pour  les  marches  sous  le  pied  d’eslal 
de  l 'Enlèvement  de  Proserpine  ( î o p.). ...  55 1 4^  î g5  6d 
i6-3o  novembre  : à luy,  pour  une  cheminée  de 
marbre  verd  de  Campan,  pour  la  chambre  de  l’aparte- 
ment  de  Monseigneur  à Marly  (3p.)...  42itt  175  iod 
1 6 novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  pied  d’estal 

de  Cléopâtre  à Meudon 468H  17’ 

1 6 décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux  cheminées 

de  la  Ménagerie  de  Versailles . . . . aoott 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 12129^  i6s  id 

DIVERSES  DÉPENSES. 

26  janvier  : à Pierre  Varisse,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  et  racomodées  aux  maisons 

royalles  à Paris  pendant  l’année  1697 86tt  i§5 

1 4 décembre  : à Le  Jeune,  vuidangeur,  pour  vui- 
danges  de  fosses  d’aysances  aux  Maisons  royalles  et  mai- 
sons apartenantes  au  Roy,  pendant  1698 2ifitt 

18  may-16  novembre  : à Masson,  inspecteur  à Vin- 
cennes,  pour  le  soin  qu’il  a de  faire  garder  que  les 
vaches  ne  fassent  dommage  aux  taillis  et  avenues  dans  le 
parc  de  Vincennes  pendant  la  présente  année  (6  p.).  . 

3oo« 

16  novembre  : à luy,  pour  menues  dépenses  faites 
and.  château  depuis  le  1er  novembre  1696  jusqu’au 

ier  novembre  1698 47^ 

4 may-21  septembre  : au  sr  Fossier,  garde  des  ma- 

gasins du  Roy,  pour  son  remboursement  de  la  dépense 
qu’il  a faite  pour  le  service  de  S.  M.  depuis  le 
i5  may  1697  jus9u’au  ier  septembre  1698,  et  pour 
faire  mener  des  figures  de  marbre  au  château  de 
Marly  (3  p.) 33^7^  2S 

5 janvier  : au  sr  Gossuin,  pour  une  tasse  et  une  sou- 

coupe d’or,  garnie  d’ écaille  de  tortue,  piquée  de  clous 
d’or,  acheptée  par  ordre  du  Roy  pour  Madame  la  duchesse 
de  Rourgogne  . . . 45ott 

3 aoust  : à luy,  pour  un  étuy  d’écaille  de  tortue  piqué 

d’or,  qu’il  a fait  pour  le  Roy i4ott 

12  janvier- 21  septembre  : au  sr  Doussot  l’aîné, 
expert  des  Bâtimens,  pour  ses  vaccations  depuis  le  mois 

de  may  1697  jusqu’au  mois  d’aoust  1698  (4p.) 

788^ 1 o5 

12  janvier  : au  sr  Desgodets,  pour  menues  dépenses 
qu’il  a fait  pour  le  service  des  Bâtimens  depuis  dé- 
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cembre  1695  jusqu’au  mois  de  décembre  1697 

132tti  85  6d 

26  janvier  : au  commissaire  des  pauvres  de  la  par- 
roisse  Saint-Roch,  pour  la  taxe  des  pauvres  de  l’hôtel 
de  Vandôme,  des  écuries  de  Monseigneur  et  de  l’Aca- 
démie royalle  où  logent  les  escuiers  de  la  Grande  Écurie 

rue  Saint-Honnoré,  pour  l’année  1697 7 8tt 

Au  sr  Couplet,  concierge  de  l’Observatoire,  pour  me- 
nues dépenses  qu’il  a faites  pour  les  menues  réparations 

de  lad.  maison  pendant  l’année  1697 2ÛH  17’ 

9 février- 6 avril  : au  sr  Lory,  horlogeur,  pour  l’en- 
tretien qu’il  a fait  des  horloges  du  palais  des  Thuilleries, 
de  la  maison  des  Gobelins  et  de  la  Savonnerie,  et  ou- 
vrages à l’horloge  de  la  Samaritaine,  en  1697  et  1698 

(2  p.) 124^ 

9 mars  : à la  veuve  de  Louis  Lair,  voiturier,  pour  les 
voilures  qu’elle  a fait  pour  mener  au  château  de  Marly 
1 2 vases  de  marbre  blanc  et  26  masques  en  plomb  pen- 
dant 1697 1 35H 

23  mars  : à Bassin,  vannier,  pour  5o  seaux  d’ozier 
qu’il  a fait  et  livrez  pour  mettre  au  magasin  de  la  Sa- 
maritaine  56H 

6  avril  : au  sr  Antoine,  imprimeur,  pour  les  estampes 

des  Conquêtes  du  Roy  qu’il  a imprimées 11^12’ 

6 avril -7  septembre  : au  sr  Gaulard,  concierge  de 
l’hôtel  des  Ambassadeurs  extraordinaires,  pour  la  dé- 

pense qu’il  a fait  pour  nettoyer,  mettre  en  couleur  et 
frotter  les  planchers  des  apartemens  dud.  hôtel  (2  p.). 

79tt  10' 

4 may- 29  juin  : à Morin,  voiturier  par  eau,  pour 
la  voilure  qu’il  a fait,  de  Rouen  à Paris,  de  plusieurs 
caisses  chargées  et  remplies  d’ouvrages  de  marbre  (2  p.). 

iooott 

1er  juin- 16  novembre  : à Cuevillard,  fonlainier  du 
château  de  Vincennes,  pour  ouvrages  extraordinaires 
qu’il  a fait  aux  fontaines  dud.  château  (2  p.).  SeH  i5’ 
j 5 juin  : au  sr  de  Saint-Jean,  cy-devant  inspecteur 
au  couvent  de  l’Annonciade  de  Meulan,  pour  la  dé- 
pense qu’il  a payée  pour  les  ouvrages  dud.  couvent  pen- 
dant i684  et  1686..... 1 2 îtt  1 3 5 

9 juin  : au  sr  Baivrère,  concierge  du  palais  de  Luxem- 

bourg, pour  la  dépense  qu’il  a fait  pour  le  reposoir  de 
la  Feste-Dieu 275N  2 5 

10  aoust- 3o  novembre  : à Bonnot,  voiturier,  pour 

les  voitures  qu’il  a fait  par  terre  pour  mener  des  ou- 
vrages de  sculpture  à Versailles,  Marly,  Saint-Cloud, 
pour  les  groupes  de  l’Orangerie  et  le  piédestal  de  Y En- 
lèvement de  Proserpine  (3p.) 5 2 31'  8’ 

22  aoust- 25  septembre  : au  sr  Fasseau,  maître  rou- 
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lier,  rue  Greneta,  pour  deux  voilures  qu’il  a fourni  pour 
voiturer  les  ornemens  que  le  Roy  a envoyez  à Strasbourg, 
pesant  55oo  livres,  à 9tile  cent,  y compris  i5ttpour  les 

avoir  été  prendre  à Versailles  (2  p.) 5iott 

i4  septembre  : à Pierre  Sellier  et  Simon  Missolier, 
maîtres  emballeurs,  pour  les  embalages  par  eux  faits 

des  ornemens  destinez  pour  l’église  de  Strasbourg 

a5itt  i6s 

16  novembre  : à Nicolas  Richard,  pour  53  journées 
et  une  nuit  qu’il  a esté  employé  à garder  les  marbres 
du  Roy  dans  le  magasin  de  Saint-Nicaise,  à Paris,  pen- 
dant le  temps  qu’on  y a rebâti  le  mur  de  clôture .... 

4ott  105 

3o  novembre  : à Louis  Lefebvre  et  Gilles  Turpin, 
sur  les  blocs  de  marbre  qu’ils  ont  menés  au  vindas  de 
dessus  le  port  dans  la  place  au  devant  des  magasins, 

pour  débarrasser  led.  port 200** 

1 4 décembre  : à Jumelle,  épinglier,  pour  ouvrages 
de  fil  de  fer  qu’il  a fait  aux  fenestres  du  palais  des 

Thuilleries 95 

18  may-i3  juillet  : au  sr  Couplet,  concierge  de 
l’Observatoire,  pour  le  modèle  qu’il  a fait  en  petit  de  la 
machine  et  pompe  de  la  Samaritaine  en  1698  (3  p.).  . 

4oott 

Somme  de  ce  chapitre 9390**  r 6d 

GRAVEURES. 

26  janvier  : à Simonneau  l’aîné,  graveur,  à compte 
de  la  planche  qu’il  grave , représentant  la  statue  équestre 

du  Roy 1 oott 

23  mars-20  avril  : au  sr  Leclerc,  dessinateur  et  gra- 
veur, pour  une  planche  qu’il  a gravée  pour  la  suille 
des  Conquestes  du  Roy  et  les  dessins  qu’il  a fait  pour 
la  devise  des  jetons  des  Bâtimens,  de  1696  à 1697 


(2  p.) 355« 

20  avril  : au  sr  Roussel,  graveur,  par  gratification, 
pour  les  4o  sols  par  marc  des  jettons  d’argent  qui  ont 
esté  frappez  pour  les  Bâtimens,  dont  il  a fait  le  poinçon 
et  le  carré 85*1 


Somme  de  ce  chapitre 54ott 

ACHAT  DE  PLOMB. 

i5  mars  : au  sr  Gellé,  marchand  à Paris,  pour 
131096  livres  pesant  de  plomb  d’Angleterre  qu’il  a livré 
au  magasin  du  Roy  à Paris,  à raison  de  i3oti  le  mil- 
lier  « 1704 2tt  9* 
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ARTIFICES. 

12  janvier- 23  mars  : à Caresme,  artificier,  parfait 
payement  de  67 5^  pour  l’artifice  qu’il  a fourni  pour  le 
feu  tiré  à Versailles  le  7 décembre  dernier  (3  p.).  3 7 5 d 
18  may-27  juillet  : à luy,  pour  semblable  fourni- 
ture (3  p.) 32att 

12  janvier-23  mars  : à Morel,  autre,  parfait  paye- 
ment de  67  pour  l’artifice  qu’il  a fourni  pour  idem 

(3  p.) 375tt 

18  may-27  juillet  : à luy,  pour  les  artificiers  qu’il  a 

fourni  (3  p.) 322** 

12  janvier-23  mars  : à Drouilly,  autre,  parfait 
payement  de  67 5^  pour  l’artifice  qu’il  a fourni  pour 

idem  (3  p.) 375*+ 

18  may-27  juillet  : à luy,  pour  les  artifices  qu’il  a 

fourni  (3  p.) 322** 

12  janvier  : au  sr  Leclerc,  commis  aux  poudres  à 
l’Arcenal,  pour  la  poudre  livrée  pour  led.  feu.  . . . 260** 
g février- 23  mars  : à Tabourkux,  artificier,  parfait 
payement  de  3o4**  pour  l’artifice  et  pour  les  hommes 

qu’il  a fourni  pour  le  tirer  (2p.) i54** 

12  janvier- 9 février:  au  sr  Le  Maistre,  chandelier, 
pour  les  terrines  de  suif  qu’il  a fourni  pour  l’illumina- 
tion du  susd.  feu,  parfait  payement  de  398**  (2  p.). 

»98tt 

Somme  de  ce  chapitre 2703*1 

GOBELINS. 

26  janvier-23  novembre  : au  sr  Nivelon,  dessina- 
teur, à compte  de  ses  apointemens  et  de  sa  pension 

(2  p.) a5ott 

26  janvier- 20  juillet  : à 1a  veuve  Turpin,  marchande, 
pour  3 0 livres  de  laine  en  chaîne  qu’elle  a fourni  aux 
Gobelins  pour  servir  aux  tapisseries  qui  se  font  pour  le 

Roy,  à 3*+  1 5*  la  livre  (2p.) 1 1 2**  1 o5 

26  janvier  : au  sr  Cosette,  concierge  des  Gobelins, 
pour  son  remboursement  de  ce  qu’il  a avancé  pour  l’ha- 
billement du  noirnné  Coudray,  aprentif  sculpteur  aux 


Gobelins 83**  4’ 

16  février- 3o  novembre:  à luy,  pour  ses  apointe- 
mens des  six  derniers  mois  1696  et  des  six  pre- 
miers 1698  (6  p.) 24oo*t 

A luy,  pour  son  remboursement  des  menues  dépenses 
qu’il  a fait  pendant  pareil  temps  (5p.)....  io5i**  2* 


9 février- 3i  aoust  : au  sr  Anguier,  peintre  d’ome- 


22  . 
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mens,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1696 

et  des  six  premiers  1697  (2  p.) 200^ 

Au  sr  Baptiste,  peintre  de  fleurs,  pour  ses  apointe- 
mens pendant  le  même  temps  (2  p.) 2 00tt 

Aux  s”  Tubï,  Coisvox,  Le  Clerc  et  Verdier,  pour  le 
soin  et  la  conduite  de  l’académie  des  Gobelins , poser  le 
modèle  et  instruire  les  élèves,  pour  leurs  apointemens 

pendant  le  même  temps  (2  p.) 3oott 

A Jans,  tapissier  hautelissier,  pour  ses  apointemens 

pendant  le  même  temps  (2p.) i5ott 

i3  avril -9  novembre  : à luy,  pour  la  pension  qu’il  a 
plu  au  Roy  de  luy  accorder  en  considération  de  la  cessa- 
tion des  ouvrages  de  la  manufacture  des  Gobelins  pen- 
dant la  guerre,  pour  le  dernier  quartier  1696  et  les  deux 

premiers  1697  (3  P*) A5oti 

9 février- 3 1 aoust  : à Lefebvre  le  père,  autre, 
pour  les  apointemens  des  six  derniers  mois  1696  et  des 

six  premiers  1697  (2p.) i5ott 

i3  avril -9  novembre:  à luy,  pour  la  susd.  pension 

pendant  le  même  temps  (3  p.) 45ott 

9 février -3 1 aoust  : à Lefebvre  le  fils,  autre,  pour 
ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1696  et  des  six 

premiers  1697  (2  p.) ioott 

i3  avril- 9 novembre  : à luy,  pour  la  susd.  pension 

pendant  le  même  temps  (3p.) 37 

9 février- 3 1 aoust  : à La  Croix,  tapissier  en  basse 
lisse,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1696 

et  des  six  premiers  1697  (2  p.) i5ott 

i3  avril -9  novembre  : à luy,  pour  la  susd.  pension 

pendant  le  même  temps  (3  p. ) 375" 

A La  Croix  le  fils,  autre,  pour  la  susd.  pension, 

idem  (3p.) 2 2 5*1 

A Lafrayë,  autre,  pour  idem  (3  p.) 22Ôtt 

A Souet,  autre,  pour  idem  (3p.) 226^ 

9 février  : à Kerchove,  teinturier,  pour  ses  apointe- 
mens des  six  derniers  mois  1696 5ott 

21  septembre -3o  novembre  : à luy,  pour  ses  appoin- 
temens  des  trois  premiers  mois  1698  (2  p.).  . . . 375** 
i6février-3o  novembre  : au  sr  Nivard,  chapelain, 
pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  quartiers  1697 

et  du  premier  1698  (4  p.) 5oott 

A Lunague  , chirurgien,  pour  ses  gages  de  l’année  1 697 

et  des  trois  premiers  mois  1698  (4p.) 5ooti 

A Saint-Léger  , portier,  pour  ses  gages  des  trois  der- 
niers quartiers  1697  du  premier  1698  (4  p.).  3oott 
A luy,  pour  les  deux  justacorps  des  livrées  du  Roy 

des  années  1697  et  1698  (2  p.) ioott 

A Galliot,  jardinier,  pour  ses  gages  des  trois  der- 


3 kh 

niers  quartiers  1697  et  des  deux  premiers  1698  (5  p.). 

5oott 

A Yvart,  peintre,  pour  son  remboursement  des  me- 
nues dépenses  faites  pendant  les  trois  derniers  quar- 
tiers 1697  et  les  trois  premiers  1698  (4  p.).  63ott  6! 

30  novembre  : à luy,  pour  ses  apointemens  du  pre- 
mier quartier  1698 37 

16  février- 3o  novembre  : à Branky,  lapidaire,  pour 
les  journées  de  l’homme  qui  luy  a aydé  à scier  et  polir 
les  pierres  qu’il  a employées,  pendant  les  trois  derniers 
quartiers  1697  et  le  premier  1698  (3  p.).  . 207^  io! 

31  aoust  : à luy,  pour  4 livres  4 once  de  lapis,  à 1 4ft 
la  livre,  110  livres  d’émery,  à ios  la  livre,  4 livres  de 
cire  jaune,  à 24’,  et  110  livres  d’arcanson , à 4S  la  livre 
îaittfi5 

2 5 may-3o  novembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 

du  premier  quartier  1698  (2  p.).  48ott 

6 avril  : au  sr  Corneille,  peintre,  pour  sa  pension  de 
l’année  1697,  au  lieu  et  place  du  sr  de  Sève,  peintre, 
qui  en  avoit  une  pareille  sur  l’état  des  Gobelins..  2oott 
6 avril -24  aoust  : au  sr  Pichon,  prêtre  chapelain  de 
la  Savonnerie,  pour  avoir  célébré  le  service  divin  dans 
la  chapelle  de  lad.  maison  pendant  les  six  derniers 

mois  1697  et  les  six  premiers  1698  (2  p.) 2 4ott 

3i  aoust- 5 octobre  : à Cullot,  cy-devant  garçon  de 
Branky,  pour  ses  journées  depuis  le  mois  d’octobre  1697 
jusqu’au  mois  d’aoust  1698,  à raison  de  2 5 sols  par  jour 

(2  p.) 32 

Somme  de  ce  chapitre 12871^  185 

JARDIN  ROYAL  DES  PLANTES. 

1 2 janvier-  5 octobre  : à Jean  Brément,  jardinier  dud. 
jardin,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  1697  et  des 

six  premiers  1698  (4  p.  ) 25oott 

1e1  juin  : à luy,  pour  l’entretien  et  culture  du  petit 
jardin  des  plantes  rares  et  autres  soins  extraordinaires 

non  compris  dans  son  entretien ioott 

16  novembre  : à luy,  à compte  de  la  gratification  de 
200^  par  an  qui  luy  est  accordée  en  considération  d’un 
garçon  qu’il  instruit  en  la  connoissance  et  culture  des 

plantes  pendant  l’année  1698 iooH 

12  janvier -5  octobre  : à Philbert  Chaillou,  portier 
dud.  jardin,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  1697 

et  des  six  premiers  1698  (4  p.) 45ott 

26  janvier- 9 mars  : au  sr  Duvernay,  démonstrateur 
en  anatomie  et  chirurgie  au  Jardin  royal  des  plantes, 
parfait  payement  de  5oott  pour  la  dépense  qu’il  a faite 
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pour  iesdites  démonstrations  pendant  l’année  1697 

( 2 p.) 35ott 

16  novembre  : à luy,  à compte  de  lad.  dépense  pen- 
dant l’année  1698 2 5ott 

3o  mars- 1 3 juillet  : au  sr  Simon  Boulduc,  apoticaire, 
parfait  payement  de  1 3g5 igs  à quoy  monte  la  dé- 
pense du  cours  de  chimie  qu’il  a enseigné  au  labora- 
toire du  Jardin  royal  pendant  l’année  1697  (2  p.).* 

695tt  i3s 

7 décembre  : à luy,  à compte  de  la  dépense  qu’il  fait 
pour  led.  cours  pendant  l’année  1698 3oott 

18  may-t4  décembre:  au  sr  Boudin,  garçon  de  la- 

boratoire dud.  Jardin,  pour  ses  gages  des  années  1696 
et  1698  (2  p.) 4oott 

1 5 juin- 1 4 décembre  : au  sr  Beaupré,  autre,  pour 

ses  gages  pendant  le  même  temps  (3  p.) 4oott 

7 septembre  : au  sr  Esmery,  garçon  jardinier  aud. 
Jardin  royal,  pour  sa  nourriture  pendant  le  quartier 
de  juillet  1698,  è raison  de  3oott  par  an 75^ 

19  octobre- 28  décembre  : à M.  Fagon,  premier 
médecin  du  Roy,  surintendant  des  démonstrations  in- 
térieures des  plantes  et  opérations  médecinales  au  Jardin 
royal,  pour  ses  apointemens  pendant  la  présente  année 


(2  p.) 6ooott 

28  décembre  : à luy,  pour  ses  gages  de  sous-démons- 
trateur des  plantes  pendant  le  même  temps.  . . . 2700*+ 


Somme  de  ce  chapitre i4320tt  i3s 

ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  PARIS. 

26  janvier- 5 octobre  : au  sr  de  Launay,  directeur  du 
balancier  des  médailles,  pour  les  médailles  d’argent,  qu’il 
a livrées  pour  les  petits  prix  de  l’Académie  de  peinture 
et  sculpture  pendant  les  deux  derniers  quartiers  1697 

et  les  trois  premiers  1698  (3  p.) 327^  1 15  qd 

23  février- 19  octobre:  au  sr  Douasse,  trésorier  de 
lad.  Académie,  pour  son  entretien  pendant  le  dernier 
quartier  1697  et  les  trois  premiers  1698  (4  p.).  2000tt 
8 juin -7  décembre:  à Guillaume  Lefebvre,  portier 
de  l’Académie  de  peinture  et  de  sculpture  établie  au 
Louvre,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1698  (4  p.).. 

45o*t 

23  novembre  : à Jean  Prévost,  pour  la  provision  de 
gros  bois,  cotterets,  fagots,  bougies  et  autres  menues 
dépenses  qu’il  a fait  en  1698  pour  les  Conférences  de 

l’Académie  d’architecture ioott 

Somme  de  ce  chapitre  ....  2877N  1 1 3 g*1 


ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  ROME. 

3 janvier- 3 1 août  : au  sr  Clerx,  pour  son  rembour- 
sement des  sommes  qu’il  a fait  remettre  à Rome,  en  six 
lettres  de  change,  payables  au  sr  de  la  Teulière,  pour 
employer  aux  dépenses  de  lad.  Académie,  tirées  sur  le 
sr  de  Steimbier,  du  26  décembre  1697  au  2.5  août 
1 698 , y compris  le  change  de  1 2 à 1 8 pour  cent  (6p.) 
13780^ 

LOYERS  DE  MAISONS. 

5 janvier  : à Joseph  Loyseleur,  garçon  fontainier  à 
Marly,  pour  le  loyer  de  la  chambre  qu’il  a occupée  dans 

le  village  pendant  1697 ' /iott 

A Antoine  Lescuyer,  dessinateur,  pour  pareil  loyer.  . 

4o« 

A Léonard  Mimpont,  dit  La  Roche,  autre  garçon  fon- 
tainier, idem /j0H 

A Louis  Baccary,  dit  Dilligent,  invalide,  à Marly,  idem 
4ott 

12  janvier:  a Jean  Holard,  laboureur  à Trappes,  pour 

dix  mois  de  loyer  d’une  maison  appartenante  à M.  de  Bi- 
nenville,  occupée  par  le  sr  Parisot,  dont  led.  Holard  est 
locataire  à 2 3ott  par  an iqitt  i3s 

1 3 juillet  : à luy,  pour  le  loyer  de  son  logement  pen- 
dant six  mois , 1 1 5tt 

9 février- 1 4 décembre  : à Julien  Chevillard,  pour 
le  loyer  du  logement  qu’il  a occupé  à Meudon  pendant 
l’année  dernière  1697  et  les  premiers  six  mois  de  1698 

(3  p.) 1 80^ 

1 6 février  - 2 7 avril  : aux  héritiers  de  la  dame  Cornuel  , 
pour  le  loyer  de  neuf  maisons  qui  leur  appartiennent  à 
la  Halle-Barbier,  occupées  par  les  Mousquetaires  pendant 

l’année  1697  (9  p.) 1620^ 

1 6 février  : à Louis  Delalande,  jardinier  de  l’orangerie 
de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  le  loyer  de  la  maison 

qu’il  a occupée  pendant  l’année  1697 i5ott 

À la  veuve  Bellier,  jardinière  du  parterre  en  gazons 

dud.  château , pour  pareil  loyer 1 5ott 

A Pierre  et  François  Coustillié,  jardiniers  du  Val, 

pour  pareil  loyer 2 00tt 

Au  sr  Jouault,  pour  une  année  de  loyer  d’une  maison 
sise  à Conflans  Ste-Honorine,  occupée  par  le  Suisse  de 
la  3e  porte  nouvellement  faite  pour  la  commodité  des 
liabitans  du  lieu,  appartenant  à Étienne  Jolliyet,  débi- 
teur dud.  Jouault 45tt 
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ier  avril  - 3 aoust  : au  sr  Jolli  , pour  le  loyer  du  loge- 
ment qu’il  a occupé  à Versailles  pendant  1698  (3  p.).  ■ 

4oott 

A Marguerite  Hébert,  pour  une  année  du  loyer  d’une 
maison  à elle  apartenante,  sçize  à Pontgoin,  qui  étoit  oc- 
cupée par  les  outils  et  équipages  apartenans  au  Roy.  5ott 

4 may  : au  s1  Chevalier  Houel,  pour  une  année  du 
loyer  de  deux  maisons  qui  luy  appartiennent,  sçizes  à la 
Halle-Barbier,  occupées  par  les  Mousquetaires.  . . 36ott 

ier  juin  : au  sr  Le  Goux,  employé  à Saclay,  pour  le 
loyer  de  son  logement  pendant  l’année  1 697  ....  1 oott 
19  janvier  : au  s1  Moreau,  pour  le  loyer  de  son  loge- 
ment à Versailles  pendant  l’année  1697 ioott 

29  juin  - 2 1 décembre  : au  sr  Marchand  , pour  le  loyer 
de  son  logement  pendant  l’année  1698  (2p.)...  200^ 
27  juillet  : au  Chapitre  de  Saint-Benoît,  pour  deux  an- 
nées d’arrérages  de  cens  et  rentes  deubs  pour  des  terres 
encloses  dans  l’enceinte  du  palais  du  Luxembourg,  es- 
cheus  à la  Saint-Remv  1697,  sçavoir  : itt  pour  101  par 
an  de  cens  dus  aud.  chapitre;  8tt  pour  4 K par  an  de 
renies  dues  à la  prébende  de  Me  Jacques  Durand,  et 
fitt  pour  3tt  par  an  de  rente  due  à la  prébende  de 
Me  Alphonse  Le  Moine,  chanoine  dud.  chapitre.  . . i5tt 
2 4 aoust  : à la  veuve  Clément,  pour  le  loyer  d’un 
arpent  de  terre  à elle  appartenant , occupé  par  le  magasin 
des  marbres  hors  de  la  porte  de  la  Conférence , pour  deux 

années  dud.  loyer 1 2 0H 

3i  aoust  : à Jean  Déroché,  compagnon  plombier  de 
Saint-Germain,  pour  le  loyer  de  la  chambre  qu’il  a oc- 
cupée dans  le  village  de  Marly  lorsque  le  Roy  y a séjourné 

pendant  l’année  dernière  1697 3ott 

16  novembre  : à Martin,  garde  à cheval  au  Perray, 
pour  le  loyer  du  logement  qu’il  a occupé  pendant  l’année 

dernière  1697., 4oH 

Au  s’  Le  Beau,  garde  en  la  Prévosté  de  l’Hôtel,  em- 
ployé à la  Machine,  60H  pour  le  loyer  de  son  logement 
et  6ott  de  gratification  pour  les  soins  qu’il  a pris  de  faire 
fournir  les  matériaux  pour  les  ouvrages  de  Marly  pen- 
dant led.  temps 12  0tt 

7 décembre  : à Philippe  Fauveau,  pour  une  année 
du  loyer  d’une  maison  à luy  apartenante,  sçize  proche 
l’écluse  de  Maintenon , occupée  par  le  nommé  Legrain  , 

éelusier ^ 

Somme  de  ce  chapitre 4 3 7 1 3 5 

CHÂTEAU  DE  MONCEAUX. 

5 janvier -6  juillet  : à Simon  Béga  et  Claude  Duval, 
couvreurs,  pour  l’entretien  des  couvertures  dud.  château 
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pendant  les  six  derniers  mois  1697  et  les  six  premiers 


1698  (2  p.) 35ott 

A Nicolas  Gavelle,  serrurier,  pour  l’entretien  de  la 
serrurerie  pendant  le  même  temps  (2p.) 1 aott 


5 janvier  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a fait  à une 
cheminée  de  la  Capitainerie  dud.  château ...  7^  1 7'  6d 

A Pierre  Lavox,  dit  La  Marche,  charpentier,  pour 
avoir  démoli  une  travée  du  comble  d’une  grange  qui 
menaçoit  ruine  dans  la  ferme  delà  Reyne  aud.  château.  5tt 
9 mars  : à Nicolas  Person  , vitrier,  pour  les  ouvrages 
de  vitrerie  qu’il  a faits  aud.  château 9tt  9’  iod 

6 juillet  : à Rolland  et  Guillard,  paveurs,  pour  les 

ouvrages  de  pavé  qu’ils  ont  faits  sur  le  pont  qui  conduit 
du  château  dans  le  village  et  sur  celuy  qui  conduit  dud. 
château  dans  le  petit  parc i32tt 

1 2 octobre  : à Henry  Dudin,  maçon,  pour  ouvrages  de 
maçonnerie  aud.  château  et  dépendances..  . . 82^  2“  6d 
A Louis  Daufin  , jardinier,  pour  avoir  tondu  les  palis- 
sades aux  jardins  du  Roy  et  de  la  Reyne 8H 

Somme  de  ce  chapitre 7 1 4tf  9’  1 od 

FONDS  LIBELLEZ. 

5 janvier  1G98  : à M.  Mansart,  ii5ooh,  sçavoir: 
ioooott  en  considération  de  l’inspection  générale  que  le 
Roy  luy  a donnée  sur  ses  bâtimens  pendant  1697,  et 
i5oott  pour  les  apointemens  de  son  commis  pendant  lad. 

année n5ooH 

Au  sr  Deville,  i2000tt,  sçavoir  : 6ooott  par  grati- 
fication, en  considération  du  soin  qu’il  a pris  de  la  Ma- 
chine de  la  rivière  de  Seyne  pendant  1697,  et  6ooott  de 
pension  extraordinaire  que  S.  M.  luy  a accordée  pendant 

lad.  année 12000^ 

A M.  l’archevesque de  Rouen,  5ooott  pour  une  année, 
eschue  le  3o  décembre  1697,  I°yer  de  deux  maisons 
sçizes  rue  Vivien,  à Paris,  à luy  apartenant,  occupées  par 

la  bibliothèque  de  S.  M 5ooott 

Au  sr  Le  Nostre,  par  gratification  , en  considération  du 
service  qu’il  a rendu  dans  les  Bâtimens  pendant  l’année 

1697 3ooott 

A Ciiatillon,  jardinier  de  l’orangerie  du  château  de 
Fontainebleau,  par  gratification , en  considération  du  soin 
qu’il  a eu  des  orangers  de  S.  M.  pendant  1697-  • 4oo« 
12  janvier  : à JeaA  Massagati  et  Palmarin  Palmarini, 
anciens  gondolliers  Vénitiens,  par  gratification , en  consi- 
dération des  services  qu’ils  ont  rendu  sur  le  Canal  de 

Versailles  pendant  l’année  1697 8oott 

Au  sr  Soulaigre  , concierge  du  château  vieux  de  S'- 
Germain-en-Laye , pour  son  remboursement  des  dépenses 
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qu’il  a faites  pour  faire  nettoyer  les  apartemens  et  cours 

dud.  château  pendant  1697  . . . âoott 

Au  sr  Prieur , curé  de  Croissy-la-Garenne , prèsS'-Ger- 
main-en-Laye , pour  son  indemnité  pendant  l’année  1697 
de  la  non  jouissance  des  dixmessur  les  terres  acquises  au 

nom  du  Roy  dans  lad.  paraisse 375^ 

À la  veuve  du- sr  Jourdan,  inspecteur,  pour  la  pension 
que  le  Roy  lui  a accordée  pendant  l’année  dernière  1 697, 
en  considération  des  services  que  led.  delfunt  a rendus. 

3oott 

Ala  veuve  de  Joseph  Royer,  fondeur,  2324^9“,  sçavoir: 
i83/itt  gs  pour  son  payement  des  paliers  et  autres  ou- 
vrages de  cuivre  d’augmentation  qu’il  a livrez  pour  la 
Machine  de  la  rivière  de  Seyne  les  années  précédentes, 
suivant  le  mémoire,  et  ôoo^  pour  son  parfait  payement 
de  2000^  à quoy  monte  l’entretien  qu’elle  a fait  faire 
des  équipages  et  racordemens  de  cuivre  des  puisards  de 
lad.  Machine  et  sur  la  rivière  pendant  l’année  dernière 

1697 a33P  95 

Au  sr  Morlet,  par  gratification,  en  considération  du 
soin  qu’il  a pris  des  plants  d’arbres  des  jardins  et  avenues 
des  Maisons  royalles  pendant  l’année  1697  ....  aooott 
Au  sr  Rallon  fils , par  gratification  pendant  l’année 
dernière  1 697  , en  considération  des  services  que  feu  son 
père  a rendus  dans  les  plants  d’arbres  des  jardins  et  ave- 
nues des  Maisons  royalles 1000^ 

Au  sr  curé  de  Marly,  sçavoir  ; a 1 ott  pour  la  nonjouis- 
sance,  pendant  l’année  dernière  1697,  de  7 5 arpens  de 
pré  compris  dans  le  fonds  de  Marly,  et  47^1+  5S  pour  la 
nonjouissance , pendant  lad.  année , de  la  dixme  des  terres 
labourables  de  lad.  cure,  que  le  Roy  a fait  piauler  en  bois, 
y compris  la  dixme  du  troupeau  du  Trou  d’Enfer.  (38P  5* 
28  janvier  : à Yvarï,  peintre  aux  Gobelins,  parfait 
payement  de  3ooott  pour  ses  apoinlemens  de  1696  et 
1697,  ® raison  de  îboott  par  an,  et  aa5tt  pour  sa  pen- 
sion des  six  derniers  mois  1696  et  de  l'année  1897,  à 

raison  dea5o*t  par  an 2 6a 5tt 

9 février  : aux  Principal,  procureur  et  boursiers  du 
collège  de  Cambray,  a3Gott  pour  le  dédomagement,  pen- 
dant les  années. 1696. et  1G97,  de  leurs  bàlimens  qui  ont 
esté  démolis  par  ordre  du  Roy  pour  la  construction  du 
Collège  de  France,  à raison  de  1 1 3ott  par  an. . . a36ott 
j 6 février  : au  sr  Delagrange,  employé  aux  travaux 
de  l’aqueduc  de  Maintenon,  tant  par  gratification  que 
pour  l’indemniser  de  pareille  somme  dont  il  s’est  trouvé 
créancier  du  sr  Manessier,  oy-devant  trésorier  des  bâti- 
mens,  mort  insolvable,  pour  ses  apoinlemens  et  pour  les 

travaux  qu’il  a fait  aud.  aqueduc ioooott 

Aux  Abbé  et  Religieux  de  Sainle-Geneviève-au-Monl 
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de  Paris  et  au  supérieur  et  séminaire  du  Grand  Beaulieu 
établi  à Chartres,  chacun  par  moitié,  au  lieu  du  feu  prieur 
de  Choisy-aux-Bœufs,  pour  la  nonjouissance,  pendant 
x 697,  des  terres  et  prez  apartenans  aud.  prieuré.  2 1 53tt 
A Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  charpentier,  parfait 
payement  de  2 334tt  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
charpenterie  qu’il  a faits,  pendant  les  années  1697  et 
1698,  aux  Maisons  royalles  et  maisons  apartenans  au 

Roy  à Paris a334« 

A Kerchove,  teinturier  aux  Gobelins,  iaa5tt,  sçavoir: 
na5tt  pour  les  neuf  derniers  mois  de  l’année  dernière 
de  ses  apointements,  à raison  de  i5oott  par  an,  et  iooti 

pour  ses  petits  gages  de  lad.  année  1697 iaa5tt 

Au  sr  Lefebvre  le  père,  tapissier  hautelissier,  pour 
l’entier  et  parfait  payement  de  la  pièce  du  Printems , de 

la  2e  tenture  d’après  Jules  Romain 1767^  ios 

A Branky,  lapidaire  aux  Gobelins,  pour  ses  apointe— 

menls  de  l’année  dernière  1697 1920^ 

A Gilbert  de  Sève,  doyen  des  peintres  de  l’Académie 
de  peinture  à Paris,  par  gratification,  pour  luy  donner 

moyen  de  vivre 3oott 

i5  février  : aux  s”  de  Chantemerle  et  Ghausset,  à 
compte  des  marbres  du  Languedoc  et  des  Pyrénées  qu’ils 
ont  fourni  dans  le  magasin,  à Paris,  le  11  septembre 

1 691 booo** 

a5  février  : au  nommé  Angrou,  dit  Poulet,  ancien 
fonlainier  de  Choisy,  par  gratification  pendant  1697.  . . 

aoott 

A Jans,  tapissier  en  hautelisse  aux  Gobelins,  pour 

parfait  payement  de  l’ouvrage  qu’il  a fait  sur  deux  pièces 
de  tapisserie  hautelisse,  l’une  représentant  la  Danse  à 
droite,  de  la  3e  tenture  de  Raphaël,  et  l’autre  représen- 
tant le  Mariage  d’Alexandre  et  de  Roxane,  de  la  2e  ten- 
ture de  Raphaël i858tt  i35 

2 mars  : à divers  particuliers  liabitans  du  Pecq,  pour 
leur  remboursement  du  prix  principal  et  nonjouissance, 
pendant  neuf  années,  des  hérittages  à eux  apartenans, 
dont  la  bonne  terre  a esté  fouillée  et  transportée  dans  le 
boulingrin  du  château  neuf  de  Saint-Germain-en-Laye 

pendant  l’année  1688 2969^7* 

A la  nommée  Vincente  Sauvage,  veuve  R’Étienne  Bon- 
nardel,  dit  le  Dauphiné,  menuisier,  parfait  payement  de 
iâ288tt  4S  9'1  a quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a faits  dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château 

de  Versailles  pendant  les  années  168/1  et  i6S5 

5738tU59a 

1G  mars  : à Antoine  et  Jean  de  la  Rue,  entrepreneurs, 
parfait  payement  de  2 q84 5 1 tt  io'1  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  pendant  les  an- 


351 


COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


352 


nées  1681  à 1688,  tant  au  château  vieux  de  Saint-Ger- 
main-en-Lave,  qu’au  grand  magasin , forges , fonderie  et 
autres  endroits  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne,  y 
compris  iA8**  105  qui  leur  sont  déduits  pour  297  pieds 
cube  de  pierre  à eux  donnés  en  compte.  38902**  1 os  1 od 
17  mars  : à Nivelon,  dessinateur  aux  Gobelins,  parfait 
payement  de  2 ^1 7 pour  ses  apointemens  en  lad.  qua- 
lité pendant  1696,16976!  les  trois  premiers  mois  1698, 

à tioo**paran 187 5+t 

3o  mars  : aux  nommez  Gervais  et  Roger,  serruriers, 
parfait  payement  de  27192**  4*  4d  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’ils  ont  faits  à Saint-Cyr  de 

1 6 8 5 à 1687 2262 **  4S  4d 

A Estienne Bourgaelt,  peintre,  à compte  des  ouvrages 
de  grosse  peinture  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Versailles  et  ailleurs  en  1698 i35o*+ 

20  avril  : à divers  particuliers,  pour  leur  rembour- 
sement tant  du  fonds  que  de  la  non  jouissance  des  hérit- 
tages  à eux  apartenans,  qui  sont  occupez  par  le  grand 

aqueduc  de  Bue,  par  celui  de  la  Geurinière,  etc 

573 10’ 

27  avril  : au  s1  Houasse,  peintre,  pour  son  payement 
de  trois  tableaux  qu’il  a laits  et  posez  à Trianon  pendant 
l’année  dernière,  l’un  représentant  Minerve  qui  aveugle 
Tiresias,  l’autre  représentant  Minerve  qui  change  les  che- 
veux de  Méduse  en  serpens,  et  l’autre  représentant  Minet ■ve 

qui  donne  son  bouclier  à Persée 99 

A lui,  pour  son  payement,  pendant  1697  et  les  six 
premiers  mois  1698,  de  la  pension  de  1000**  que  S.  M. 

luy  accorde  par  chacun  an.. 1 5oo** 

2.5  mars  : à Barthélémy  Décors,  menusier,  à compte 
de  la  menuiserie  qu’il  a faite  au  château  de  Versailles 
depuis  le  mois  d’août  1697  jusqu’au  dernier  mars  delà 

présente  année 3ooott 

U may  : à Antoine  Trumel,  jardinier,  pour  la  pension 

que  le  Roy  lui  a accordée  pendant  1697 i5oott 

6 may  : à Loeis  Metra,  marchand  à Paris,  pour  le 
payement  de  188  pièces  de  petit  jdomb  d’Angleterre, 
pesant  25703  livres,  à i4o**  le  millier,  que  Nicolas  Jude, 

marchand  à Rouen,  a livré  pour  le  Roy 3 5 98**  8S 

A Jean-Baptiste  Santeeil,  marchand  de  plomb,  pour 
son  payement  de  200  pièces  de  gros  plomb  d’Angleterre, 
pesant  55646  livres,  à i3o**  le  millier.  . . • 7233**  19’ 
18  may  : au  sr  Lhgilher,  inspecteur  à Meudon,  pour 
ses  appointemens  des  neuf  derniers  mois  1697  et  des 

trois  premiers  1698,8  1800**  par  an 1800** 

2 5 may  : à Pierre  Legros,  sculpteur,  parfait  payement 
de  8700**  pour  la  figure  représentant  le  Point  du  jour 


qu’il  a fait  en  marbre  pour  les  Bains  d’Apollon  à Ver- 
sailles  2 4 00** 

A Nicolas  Desjardins,  serrurier,  parfait  payement  de 
6711**  3'  5d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie 
tant  au  château  de  Versailles  et  aux  bâtimens  des  dehors 

d’iceluy  qu’à  Trianon  et  à Meudon 4i6o**  12“  5d 

A luy,  à compte  des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a 
faits  en  divers  endroits  de  la  dépendance  du  château  de 

Versailles 33gtt  7’  7<l 

Au  sr  Antoine  Vanderhelst,  marchand  à Rouen,  pour 
son  payement  de  Û79  pièces  de  gros  plomb  d’Angleterre, 
pesant  1 354 00  livres,  à raison  de  i35**  le  millier,  qu’il 
a vendu  et  livré  au  magasin  de  la  Machine  les  2 5 mars 

et  16  may  dernier 18279** 

A Gabriel  Morin,  voiturier  par  eau,  pour  la  voilure, 
de  Rouen  à la  Machine,  de  81 34g  livres  de  plomb,  à 
6**  ios  le  millier,  y compris  les  frais  de  décharge  dud. 

plomb  du  balteau  sur  le  pont  de  Marly 5e  8**  9’ 

ier  juin  : à Denis  d’Avignon,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  17851**  17’  4d  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il 
a faits,  tant  à Versailles  qu’à  Noisy  et  ailleurs,  depuis  1 68 1 

jusqu’en  1689 9i5o**i54d 

A Thomas  Vallerant,  serrurier,  parfait  payement  de 
3960**  1 os  1 od  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie 
qu’il  a faits  tant  au  château  de  Versailles  et  dépendances 

qu’à  Meudon 28û2**3siod 

A luy,  à compte  des  ouvrages  qu’il  a faits  aud.  château 

et  dépendances 697+*  1 6S  ad 

8 juin  : au  sr  Coulon,  à compte  d’une  conduite  de 
tuyaux  de  fonte  de  fer  de  1 8 pouces  de  diamètre  qu’il 

fait  pour  Marly 9000** 

A Estienne  Bourgaelt,  peintre,  sur  les  ouvrages  de 

grosse  peinture  qu’il  fait  au  château  et  ailleurs 

1122**  1 g5  6d 

A Jean  Arasse,  maçon,  parfait  payement  de  101 1 6**i  2s8d 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie , transport  de 
terre,  charpenterie,  couvertures  et  autres,  qu’il  a faits  et 
fait  faire  au  couvent  des  Dames  Religieuses  Annonciades 
du  monastère  royal  deMeulan,  pendant  les  années  1687 

et  1688 2016**  1 2 3 8d 

A la  veuve  Tisserant,  vitrier,  parfait  payement  de 
2269**  i4s  3d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  vitrerie 
qu’elle  a fait  faire  en  la  dépendance  du  château  de  Fon- 
tainebleau de  1686  à 1690 769**  iA*  3d 

A lad.  veuve  Tisserant,  à compte  de  l’entretien  qu’elle 
fait  des  vitres  dud.  château  pendant  la  présente  année 

1170** 

A Jean  Bailly,  entrepreneur,  à compte  de  la  maçon- 
nerie du  nouvel  abreuvoir  de  Marly 9000** 


353 


ANNÉE  1698. — FONDS  LIBELLÉS. 


354 


Au  sr  Petit,  cy-devant  contrôleur  à Fontainebleau, 
pour  sa  pension  eschue  fin  d’octobre  1697.  . . . i5oo+* 

29  juin  : au  sr  Jurant,  entrepreneur,  i3458**9s2d, 
parfait  payement  de  716748**  19’  1 od  à quoy  montent 
les  grais  qu’il  a fourni  pour  la  construction  du  grand 
aqueduc  de  la  rivière  d’Eure  dans  le  fonds  de  Main  te- 
non de  1 685  à 169.3,  y compris  3g63o*+  5l  à quoy  s’est 
trouvé  monter  les  grais  taillés  dans  l’attelier  du  sr  Jurant, 

propres  à employer  and.  aqueduc 1 3A58tt  9“  2d 

A Jean  Celle,  marchand  à Paris,  à compte  de  i34 
milliers  de  plomb  qu’il  a fourni  au  Roy,  à raison  de  i3o+* 

le  millier i3ooo** 

i3  juillet  : aux  nommez  Vigneux,  Bailly  et  L’Epée, 
entrepreneurs,  parfait  payement  de  89569**  i2s7d  à 
quoy  monte  la  maçonnerie  des  deux  nouveaux  moulins 

de  Clagny,  de  167.5  à 1677 206g**  125  7d 

A Jacques  Rossignol  et  Gaston  d’Abadye,  autres, 
parfait  payement  de  393n**5s2d  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  de  1 685  à 1688, 
tant  à la  décharge  du  canal  de  Versailles  que  pour  la 

construction  d’un  grand  réservoir  à Trianon 

; 1 2 1 1**  55  2d 

Aux  héritiers  d’HiÉRÔME  Carieux,  dit  Toulouzin,  ser- 
rurier, parfait  payement  de  897 4H  1 4S  7d  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château 
de  Versailles  et  aux  bâtimens  des  dehors  d’iceluy  depuis 
i683  jusqu’en  1690,  y compris  i65**  qui  leur  sont  dé- 
duits pour  21  48  livres  pesant  de  vieux  fer  à luy  livré,  à 

6**  le  cent 1 466**  2“  7d 

A la  veuve  Dorlot,  serrurier,  parfait  payement  de 
173 8+1  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a 
faits  au  château  de  Versailles  et  aux  bâtimens  des  dehors 

d’iceluy  de  1 683  à i685  io38tt 

Aux  nommez  Mazière  frères,  à la  veuve  Le  Comte  et 
aux  nommés  Blanchard  frères,  sculpteurs,  181 2++,  sçavoir: 
à Mazière  l’aîné  et  à la  veuve  Le  Comte,  620+*,  parfait 
payement  de  1220*+  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
sculpture  en  pierre  qu’ils  ont  faits  au  Grand  Commun  du 
Roy  à Versailles  pendant  1 683  ; ausd.  Mazière  frères  en 
société  63o**,  parfait  payement  de  g3o*+  à quoy  monte 
la  sculpture  de  quatre  petits  vases  de  pierres  de  Saint-Leu 
posez  sur  les  pieds  d’estaux  de  la  balustrade  au-dessus 
de  l'entablement  de  la  grande,  aile  du  château  de  Ver- 
sailles, à deux  guéridons  carrez  de  marbre  blanc  et  au 
pied  d’estal  de  marbre  de  Languedoc  de  la  fontaine  du 
coq  et  delà  perdrix,  posez  dans  le  Labirinthe  de  Versailles; 
et  auxd.  Blanchard  frères,  56att  pour  faire  le  parfait 
payement  de  1662**  pour  les  moules  de  cinq  groupes  de  ! 
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bronze  posez  autour  des  deux  pièces  d’eau  du  parterre 

du  jardin  de  Versailles 1812++ 

20  juillet  : à Pierre  Levé  et  André  Mazière  de  Sergy, 
entrepreneurs,  parfait  payement  de  2i35o8*+  ns  nd  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits 
pour  la  construction  des  bâtimens  du  Chenil  et  de  l’hôtel 
des  Inspecteurs  à Versailles  pendant  les  années  i684  et 

1 685 3296++ 6S  2d 

Aud.  Mazière  de  Sergy,  parfait  payement  de  70714** 
1 9S  3a  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il 
a faits  aux  nouvelles  écuries  au  derrière  des  petites  écu- 
ries adossées  contre  le  mur  du  jardin  de  l’hôtel  de  Gonty, 
à l’ancien  hôtel  de  La  Feuillade  et  en  plusieurs  autres 
endroits  des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant  les 

années  i685  et  1686 7914^19’ 3d 

Au  s1'  Marigner,  par  gratification,  en  considération  du 
travail  extraordinaire  qu’il  a fait  pour  la  vérification  et  le 
payement  des  vieilles  debtes  des  Bâtimens  du  Roy.  3ooo** 
Au  sr  Mesmyn,  par  gratification,  en  considération  du 

même  travail  3ooo** 

Aux  Abbé, Prieur  et  Religieux  de  Sainte-Geneviève-au- 
mont  de  Paris,  et  au  supérieur  et  séminaire  du  Grand 
Beaulieu  établi  à Chartres,  chacun  pour  moitié,  au  lieu 
du  prieur  curé  de  Choisy-aux-Bœufs  et  de  Notre-Dame 
de  Trianon,  suivant  le  concordat  fait  enlr’eux  le  9 juin 
1686,  approuvé  et  confirmé  par  le  décret  de  M.  Léves- 
que de  Chartres  du  27  juin  1687,  lesd.  concordat  et 
décret  confirmez  par  lettres-patentes  du  Roy  du  mois  de 
juin  1690,  846o4**83  pour,  avec  47363+*  193  payez  à 
compte,  faire  la  somme  de  131968**  7*  pour  leur  entier 
et  parfait  payement  du  fonds,  de  l’indemnité,  de  la  non 
jouissance  des  hériltages,  et  de  l’extinction  du  droit  de 
dixme  apartenant  cy-devant  aud.  prieur  curé,  lesquels 
sont  enfermez  dans  le  parc  de  Versailles.  . . 846o4+*  83 
Aux  marguilliers  de  la  fabrique  de  la  paroisse  de 
Saint-Cir,  8760*+  4S  pour,  avec  10972**  13  qui  ont  esté 
cy-devant  payez  tant  aux  fabriques  de  Trianon  et  Choisv 
qu’aud.  prieur  curé,  faire  celle  de  19782**  5 3 pour  leur 
entier  et  parfait  payement  tant  du  fonds  et  de  l’indem- 
nité que  de  la  non  jouissance  des  héritages  appartenons 
cy-devant  aux  fabriques  des  paroisses  Notre-Dame  de 
Trianon  et  de  Saint-Pierre  de  Choisy-aux-Bœufs,  que 
S.  M.  a fait  démolir  pour  l’accroissement  de  son  parc 
de  Versailles,  les  revenus  desd.  hérittages  réunis  depuis 
à celle  de  Saint-Cir  pour  en  faire  acquilter  les  fonda- 
tions à perpétuité  en  vertu  du  décret  de  M.  Lévesque  de 
Chartres  du  27  juin  1687,  confirmé  par  lettres-patentes 

du  Roy  de  juin  1690 8760**  43 

A Guillaume  Pottin,  terrassier,  parfait  payement  de 
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n856**  2S  à quoy  montent  les  fouilles  et  transport  de 
terre  qu’il  a faits  aux  rigolles,  élargissemens  et  renfon- 
cemens  de  la  plaine  de  la  Garche  et  travaux  des  Grais- 

sets  pendant  les  années  1682  et  1 683 265 6**  2S 

27  juillet  : au  sr  Coypel  père,  peintre  du  Roy,  pour 
la  pension  qui  luy  est  accordée  par  S.  M. , pour  les  trois 
derniers  mois  1697  et  les  six  premiers  1698  . . 2 2 5o** 

A luy,  à compte  de  la  pension  que  le  Roy  luy  a ac- 
cordée pendant  la  présente  année i5oo** 

Aux  près  1res  de  la  Mission  établis  à Fontainebleau, 
pour  leur  subsistance  et  entretennement  pendant  les  six 

premiers  mois  de  la  présente  année 3ooo** 

3 aoust  : au  sr  Gellé,  parfait  payement  de  17621**  | 

i6s  pour  i36oi4  livres  pesant  de  plomb  d’Angleterre 
qu’il  a vendu  et  livré  pour  le  Roy,  à i3o**  le  millier . . 

, hk 21**  i6s 

Au  sr  Vandebuulsï',  pour  98221  livres  de  plomb 
d’Angleterre  qu’il  a vendu  et  livré  pour  le  Roy,  à 1 3o** 
le  millier » 127G8**  i6s  7 d 

10  aoust  : à Jean  Dorbay,  aux  héritiers  de  Gabriel 
Anglard  et  aux  héritiers  d’EoME  Girardot,  entrepreneurs, 
parfait  payement  de  675 a 2 9**  1 6S  5d  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  pour  la  con- 
struction des  aqueducs  et  puits  sous  la  montagne  de 
Rocancourt,  et  des  regards  sur  la  conduite  pour  les  eaux 
bonnes  à boire  de  Versailles,  des  grands  et  petits  aque- 
ducs, puits  et  regards  faits  au  valon  de  Marly,  des  ar- 
ches proche  de  la  porcherie  de  Saint-Antoine,  regards, 
voûtes  et  parapets  proche  l’étang  de  Clagny  au  bout  de 
la  chaussée  de  Versailles,  des  aqueducs,  puits  et  regards 
de  Bailly  pour  les  eaux  de  Trianon,  des  aqueducs,  puits 
et  regards  du  Chenay  pour  les  eaux  bonnes  à boire  dans 
les  places  de  Versailles,  du  grand  réservoir  de  Trianon, 
et  autres  ouvrages  de  maçonnerie  par  eux  faits  pour  le 
service  de  S.  M.  depuis  l’année  1677  jusqu’en  1682.  . 
38829**  i6s  5d  | 

11  aoust  : à la  veuve  La  Plante,  entrepreneur,  par- 

fait payement  de  1 3 1 599**  3S  9^  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  que  led.  feu  La  Plante  a faits  en 
société  avec  le  nommé  La  Pensée  , entrepreneur,  pour  la 
construction  des  aqueducs  du  Bois  d’Arcy,  de  Vieille-Eglise 
et  du  Perray,  et  autres  ouvrages  par  eux  faits  pendant 
1 685  et  1686,  le  Roy  demeurant  saisy  de  l’autre  moitié 
apartenante  aud.  La  Pensée  jusqu’à  ce  qu’il  ayt  raporlé 
les  toisez  des  ouvrages  qu’il  a faits  depuis  l’année  1686, 
sur  lesquels  il  luy  a esté  ordonnancé  des  sommes  con- 
sidérables  2769**  1 ts  711 

Au  sr  Frosne,  par  gratification , en  considération  des 
dépenses  extraordinaires  qu’il  a esté  obligé  de  foire  pour 


les  voyages  de  Meudon  et  pour  le  remboursement  des 
hérillages  occupez  par  les  travaux  que  S.  M.  a fait  faire 

aux  environs  de  Versailles 2000** 

17  aoust  : au  sr  Philippe  Desquoix,  héritier  de  Jac- 
ques Desquoix,  son  frère,  1611**  2S  6d,  sçavoir  : 1 333** 
6S  8d  pour  le  tiers  de  6000*+  à quoy  montent  le  prix 
d’une  maison,  jardin  et  enclos  sçis  à Marly  qui  lui  apar- 
tiennent  conjointement  avec  damoiselles  Anne  et  Cathe- 
rine Desquoix,  ses  deux  sœurs,  lesquels  le  Roy  a pris 
pour  servir  de  magasin  à ses  bâtirnens,  et  277**  i55  iod 
pour  le  tiers  de  833**  6S  8d  à quoy  montent  les  loyers  de 
lad,  maison,  etc.,  pendant  1697  et  les  huit  premiers 

mois  1698 161 1**  2’  6d 

Aux  susd.  damoiselles  Anne  et  Catherine  Desquoix, 
32  2 2**  4S  2d,  dont  2666**  1 3!  6d  pour  les  deux  tiers  desd. 
6000**  du  prix  desd.  hérittages,el  555**  iosiod  pour  les 
deux  tiers  desd.  833**  6S  8d  pourlesd.  loyers.  3a2  2**4s2d 
Au  sr  de  Poutrincourt,  pour  une  année,  qui  écherra 
le  dernier  décembre  prochain,  des  loyers  de  sa  maison, 
écurie  et  manège,  occupez  par  les  officiers  de  la  Grande 

Ecurie  du  Roy,  à Paris 6100** 

27  aoust  : à Pierre  Le  Maistre  le  neveu,  entrepre- 
neur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits 
à Meudon  en  l’année  dernière  et  pendant  la  présente  . . 

. 1 2000** 

3i  aoust  : à Barthélémy  Ducors,  menuisier,  à compte 
des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  au  château  de  Ver- 
sailles   1 5oo** 

16  septembre  : à Jaques  Mazière,  entrepreneur,  à 
compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  palais 
de  Trianon  et  au  Grand  Commun  de  Versailles  pendant 

les  années  précédentes Gooo** 

A Jean  Denelle,  menuisier,  parfait  payement  de 
7262**  5S  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a faits  à Trianon  et  au  mail  de  Meudon  en  la  pré- 
sente année /i  5 6 2 **  5 s 

20  octobre  : aux  srs  Cuantemerle  et  Guausset,  entre- 
preneurs des  marbres  de  Languedoc  et  des  Pyrennées,  à 

compte  de  ses  marbres. 10000** 

26  octobre  : à Etienne  Bourgault,  peintre,  parfait 
payement  de  io3Ô2**  ii‘ad  à quoy  montent  les  ou- 
vrages qu’il  a faits  tant  au  château  de  Versailles  et  ses 
dépendances  et  à Trianon  qu’aux  châteaux  de  Fontaine- 
bleau, Meudon  et  Chaville,  depuis  le  27  novembre  i6g5 


jusqu’au  9 juin  dernier  1689**  1 is  8d 

Aud.  Denelle,  à compte  des  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  fait  à la  Ménagerie  de  Versailles..  . . 2768**  3S  6d 


16  novembre  : au  sr  Aubin,  chargé  de  la  conduite  des 
ornemens  que  le  Roy  a donné  à l’église  catédralle  de 
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Strasbourg,  parfait  payement  de  65o++  à quoy  montent 
les  frais  de  son  voyage  qui  a duré  8a  jours,  y compris 
55  qu’il  a esté  obligé  de  séjourner  à Strasbourg,  lesd. 

ornemens  n’ayant  pu  être  délivrez  plutôt i5o++ 

A luv,  i4oo*+  que  le  Roy  luy  a accordé  par  gratifica- 
tion pour  l’indemniser  du  présent  que  le  chapitre  de  lad. 
église  catédralle  de  Strasbourg  luy  a voulu  faire,  qu’il  a 

refusé  par  ordre  du  Roy i4oo++ 

2Ô  novembre  : au  sr  Gellée,  marchand  à Paiis,  pour 
son  payement  de  aôi  pièces  de  gros  plomb  d’Angleterre 
pesant  ensemble , poids  de  Rouen,  73012  livres,  qu’il  a 
livré  dans  les  magasins  du  Roy,  à raison  de  i3o*+  le 

millier QZigitt  tos6d 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général  des  Bâlirnens,  par 
gratification,  en  considération  de  deux  voyages  qu’il  a 
faits  à Compiègne  et  du  séjour  qu’il  y a fait  pendant  le 

temps  que  le  Roy  y a esté 6oott 

Au  sr  Crescent,  contrôleur  général,  par  gratification, 
en  considération  des  voyages  qu’il  a esté  obligé  de  faire 
à Compiègne  pour  le  rétablissement  des  ponts  de  la  fo- 
rest  et  du  séjour  qu’il  y a fait  pendant  le  temps  que  le 

Roy  y a esté 5oo++ 

3o  novembre:  au  srARN0ux,  sçavoir  : 6Go++  pour  10 
chèvres  de  la  Thebaïde,  à raison  de  66++  la  pièce,  4 1 8*+ 
pour  19  poules  sultanes,  à 22*+  pièce,  27++  10’  pour  un 
canard,  et  2 5*+  pour  un  rat  d’Inde,  le  tout  livré  à la 
Ménagerie,  de  l’envoy  du  sr  Mosnier  , d’Aix  en  Provence 

n3o++  ios 

A la  veuve  d’EsriENNE  Yvon,  couvreur,  parfait  paye- 
ment de  10920*+  à quoy  montent  les  entretiens  qu’elle  a 
fait  faire  des  couvertures  des  maisons  royalles  pendant 
la  présente  année,  sçavoir  : pour  celles  de  Versailles,  à 
raison  de  7500**  par  an,  et  pour  celles  de  Paris  et  du 
nouveau  couvent  des  Capucines,  à raison  de  34 20**  par 

an 3720** 

A lad.  veuve  Yvon,  à compte  des  ouvrages  de  couver- 
ture qu’elle  a fait  faire  tant  au  château  de  Versailles 
qu’aux  bâtimens  des  dehors  d’iceluy  pendant  la  présente 

année. 3ooo++ 

A Charles-François  Polard,  ayant  l’entretien  de 
toutes  les  conduites  de  tuiaux  de  fonte  de  fer  des  fon- 
taines du  château  de  Versailles,  Trianon  et  la  Ménagerie 
et  de  celles  de  la  Machine  de  Seyne,  parfait  payement 
de  10000*+  à quoy  monte  led.  entretien  pendant  la  pré- 
sente année 2 4 00++ 

A Jean  Mallet,  charpentier,  parfait  payement  de 
2945++  i4s  à quoy  montent  les  ouvrages  de  charpenterie 
qu’il  a faits  dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de 
Versailles  pendant  les  six  premiers  mois  1698.  1 a 4 5+*  1 4S 


A luy,  à compte  des  ouvrages  qu’il  a faits  tant  au  châ- 
teau de  Versailles  qu’aux  bâtimens  des  dehors  d’iceluy 

3ooo*+ 

A luy,  à compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a 

faits  à la  Ménagerie  de  Versailles 2000+t 

4 décembre  : à Henry  Dupuis,  jardinier,  ayant  l’en- 
tretien des  allées  du  jardin,  orangerie  et  pourtour  du 
canal  de  Versailles,  parfait  payement  de  2o4oo++  à quoy 

monte  led.  entretien  pendant  la  présente  année 

* 9000+* 

A André  Dupuis  fils,  ayant  celuy  des  jardins  et  pépi- 
nière de  Trianon,  parfait  payement  de  1 2 5oo++  pour  led. 

entretien  pendant  1698 3ooo+* 

7 décembre  : à François  Le  Normand,  jardinier,  ayant 
l’entretien  du  jardin  potager  du  Roy,  à Versailles,  parfait 
payement  de  18000++  à quoy  monte  led.  entretien  pen- 
dant la  présente  année 6600++ 

An  s1'  Le  Nostre,  ayant  l’enlretennement  des  parterres, 
du  petit  jardin  à fleur  et  des  palissades  de  jassemins 
d’Espagne  du  jardin  du  palais  des  Thuilleries,  parfait 
payement  de  9000++  à quoy  monte  led.  entretien  pen- 
dant 1698 65oo++ 

A Claude  Desgots,  ayant  l’entretien  de  toutes  les 
allées  du  jardin  du  palais  des  Thuilleries  et  plants  d’ar- 
bres d’iceluy,  avec  le  fer  à cheval,  parfait  payement  de 
36oo++  à quoy  monte  led.  entretien  pendant  la  présente 

année 2600++ 

A la  veuve  Masson  et  Claude  Lejuge,  sa  sœur,  ayant 
celui  du  petit  jardin  du  palais  des  Thuilleries,  parfait 
payement  de  25oo+*  à quoy  monte  led.  entretien  pen- 
dant 1698 1750*+ 

Au  sr  Clinchant,  garde  dud.  palais  et  concierge  de  la 
salle  des  comédies  d’iceluy,  sçavoir  : pour  ses  apointemens 
de  concierge  de  lad.  salle  2000+*,  pour  tenir  propres  les 
chambres  et  cours  du  palais  2000*+,  et  pour  ses  apointe- 
mens de  garde  du  palais  3oo++ 43oo+* 

3o  novembre  : au  sr  Coulon,  propriétaire  de  forges 
en  Champagne,  parfait  payement  de  18492*+  1 1 3 8d  pour 
348  toises  2 pieds  9 pouces  de  tuiaux  de  fonte  de  fer 
d’un  pied  de  diamètre,  qu’il  a fourni  pour  Meudon,  à 
raison  de  53++  la  toise,  v compris  les  droits  qu’il  a pavez 

3492++  n58d 

7 décembre  : à luy,  à compte  de  5s  toises  de  tuyaux 

d’un  pied  qu’il  a fait  arriver  à Marly 1000+* 

A Charles-François  Polard,  à compte  de  100  toises 
de  tuyaux  d’un  pied  et  de  200  toises  de  8 pouces  qu’il 

doit  fournir  pour  Marly 3ooo*+ 

A luy,  à compte  des  posages  et  déposages  de  tuyaux 
de  fonte  de  fer  qu’il  a fait  à Marly iooo++ 
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A luy,  pour  65o  livres  de  masticq  gras  qu’il  a fourni 
pour  les  joints  des  marches  des  grands  escaliers  de  l’oran- 
gerie de  Versailles,  à 8 sols  la  livre a6o++ 

A Bernard  Taillard  de  Hauteclaib  , parfait  payement 
de  42635++  175  à quoy  montent  les  labours  et  plants  de 
l’enceinte  des  palis  de  la  forest  de  Fontainebleau  faits 

pendant  les  années  1687  à 1690 2535t+  17“ 

A luy,  Jaques  Robert  et  François  Simon,  parfait  paye- 
ment de  897 7++  9*  gd  à quoy  montent  les  petits  plants 
qu’ils  ont  fournis  à Fontainebleau  pendant  les  années 

1 68  5 à 1687 1827++ ig“  g'1 

A Gérard  Marcou , entrepreneur,  parfait  payement  de 
1 1095++  7*  9a  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’il  a laits  au  château  et  aux  bâtimens  des  dehors  d’iceluy 
pendant  les  mois  d’avril  à octobre  dernier. . 7096++  7“  9“’ 
10  décembre  : à Jaques  Lucas,  plombier,  parfait 
payement  de  22667+1  ^ à quoy  montent  les  ouvrages 

de  plomberie  qu’il  a faits  tant  au  château  de  Marly  pen- 
dant la  présente  année  qu’au  château  de  Versailles  et  à 
Meudon  pendant  l’année  dernière  et  les  trois  premiers 

mois  de  la  présente 5 7 1 1 ++  6S  1 1 d 

A Pierre  Roger,  serrurier,  parfait  payement  de 
A 6 1 9 H 8 s à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie 

qu’il  a faits  à Meudon  pendant  1697 1 169+*  8S 

A Pierre  Baudouin  , fermier  de  M.  de  Pisieux,  seigneur 
en  partie  de  Carrière  sous  le  bois  de  Laye , pour  la  non- 
jouissance  de  8 4 perches  de  pré  faisant  partie  d’une 
pièce  qui  contient  2 arpens  1 /a , sçize  sur  le  bord  de  la 
rivière  de  Seine  au-dessous  du  moulin  de  Palfour,  me- 
surée à raison  de  22  pieds  pour  perche  et  100  perches 
pour  arpent,  lesquelles  84  perches  ont  esté  occupées, 
pendant  six  années  et  demie,  eschues  à la  fin  de  la  pré- 
sente année  1698,  par  les  pierres  d’échantillon  et  par  les 
recoupes  des  carrières  dud.  lieu  qui  ont  esté  répandues 
sur  lesd.  84  perches  de  pré  pour  les  charger  dons  les 
bateaux  qui  les  conduisent  à Marly,  a raison  de  2 5++  4 5 

de  loyer  par  an  et  de  3o++  l’arpent..  . -. 1 63++  i6s 

1 4 décembre  : à la  veuve  d’OLiviER  Fleurant,  cy-devant 
jardinier  de  Trianon,  par  gratification,  on  considération 
de  ce  qu’ANTOiNE  Trumel  qui  avoit  une  pension  du  Roy 
de  i5oo++,  qui  est  mort,  la  nourrissait  avec  ses  enfans. . 

3oo++ 

Au  sfDrouard,  rocailleur,  parfait  payement  de  2600++ 
à quoy  monte  l’entretien  qu’il  a fait  des  racailles  du 
jardin  de  Versailles  pendant  la  présente  année.-.  1000++ 
A luy,  à compte  des  ouvrages  de  rocaille  qu’il  a faits 

à Marly  pendant  la  présente  année 4ooo++ 

A Gérard  Marcou,  entrepreneur,  parfait  payement  de 
2546++  4S  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie 


qu’il  a faits  dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de 
Versailles  pendant  novembre  dernier 2o46++  4S 

17  décembre  ; aud.  Marcou,  à compte  des  ouvrages 

de  maçonnerie  qu’il  a faits  pour  la  Ménagerie  de  Ver- 
sailles pendant  la  présente  année.  . 4ooo++ 

A Bartélemy  Ducors,  menuisier,  à compte  de  la  me- 
nuiserie qu’il  a faite  au  château  de  Versailles  pendant  la 
présente  année 4ooo++ 

18  décembre  : à Pierre  Roger,  serrurier,  parfait 

payement  de  5279++  is  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  à Meudon  pendant  les  neuf  pre- 
miers mois  de  1698 1 242++  17’ 

A Gilles  Lemoyne,  fondeur,  parfait  payement  de 
i5oo++  à quoy  monte  l’entretien  de  tous  les  ouvrages  de 
cuivre  des  fontaines  de  Versailles  pendant  la  présente 
année  1698.  . 1 125++ 

21  décembre  : à luy,  parfait  payement  de  1 1 344++  5S  6d 

à quoy  montent  les  ouvrages  de  cuivre  de  fonle  qu’il  a 
livré  pour  les  fontaines  du  château  de  Marly  pendant  la 
présente  année i544++  5S  6d 

22  décembre  : aux  Pères  Minimes  établis  dans  le  parc 
de  Vincennes,  pour  leur  remboursement  tant  du  fonds 
que  de  l’indemnité  et  de  la  non  jouissance  des  hérittages 
à eux  apartenans,  qui  sont  enfermez  dans  l’augmentation 
que  le  Roy  a fait  faire  en  i658  dans  le  parc..  5365++  2 3 

Au  sr  François  Dubois,  prestre  curé  de  la  parroisse 
de  Saint-Germain  de  Saclay  et  de  Saint-Barthélemy  de 
Vauhalan,  son  annexe,  pour  son  remboursement  des  non 
jouissances  et  indemnité  de  la  dixme  qu’il  avoit  droit  de 
prendre  sur  les  hérittages  occupez  par  les  travaux  que  le 
Boy  a fait  faire  dans  la  plaine  de  Saclay.  . . 11378++  4“ 

Aux  héritiers  Le  Maistre  et  autres  particuliers,  pour 
leur  remboursement  tant  du  fonds  que  de  la  non  jouis- 
sance des  hérillages  à eux  appartenans,  occupez  par 
l’avenue  que  S.  M.  a fait  planter  en  1662  depuis  la 
porte  de  la  Ménagerie  du  parc  de  Vincennes  jusqu’à 
Picpus  4 1 1 +*  1 2S 

A Pierre  Jouanne,  habitant  du  village  de  La  Verrière, 
fermier  du  sr  Le  Vasseur,  2 5o++  que  le  Roy  luy  a accordé 
tant  pour  son  dédommagement  de  quelques  bleds  qui 
ont  esté  gâtez  que  parce  que  ses  charois  ne  pouvoient 
pas  sortir  au  mois  de  février  dernier,  par  le  débordement 
des  eaux  de  l’étang  du  Menil-Saint-Denis 25o++ 

Au  sr  François  Girardon,  sculpteur  du  Roy,  pour  sa 
pension  pendant  1698 4ooo++ 

Au  sr  Verdier,  peintre  travaillant  aux  Gobelins,  pour 
sa  pension  en  lad.  qualité  pendant  la  présente  année 
1698 33oo++ 

A Pierre  Champagne  et  Noël  Lavenet,  terrassiers, 
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parfait  payement  (le  271 95**  103  iJ  à quoy  montent  les 
terres  qu’ils  ont  remuées  dans  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Mari  y et  les  fines  recoupes  qu’ils  ont  voiturées 
de  Carrière-sous-bois  dans  le  jardin  de  Marly  pendant 

1698 2920**  103  id 

A Denis  Arceau,  fontainier,  parfait  payement  de 
353/ig**  23  8d  pour  1 5 3 6 toises  1/2  1 5 pieds  1 pouce, 
à raison  de  23**  la  toise,  d’ouvrages  de  ciment  qu’il  a faits 
pour  la  construction  du  nouvel  abreuvoir  de  Marly  pen- 
dant 1698 3 64 9++  2 3 8d 

Au  nommé  Lefebvre,  sculpteur,  parfait  payement  de 
1200**  pour  deux  figures  de  marbre  qu’il  a vendues  au 
Roy,  qui  ont  esté  posées  à Marly.  ............  800** 

Au  sr  Bourgault,  arpenteur,  par  gratification , en  con- 
sidération des  arpentages  et  des  cartes  qu’il  a fait  pour 
la  terre  de  Maintenon  et  pour  celle  de  Grogneuil.  900** 
Au  sr  Loyselet,  par  gratification  une  fois  payée  seu- 
lement, en  considération  de  ce  qu’il  a accordé  le  carillon 
de  la  Samaritaine  et  les  cloches  de  la  parroisse  de  Ver- 
sailles  6oo** 

A Pierre  Champagne  et  Noël  Lavenet,  terrassiers , 
parfait  payement  de  1178*+  i53àquoy  montent  les  bonnes 
et  mauvaises  terres  qu’ils  ont  fouillées  et  transportées  sur 
les  glacis  de  l’allée  de  la  ceinture  du  parc  de  Marly  pen- 
dant novembre  dernier  et  le  présent  mois. ...  67 8tt  1 5S 
2 5 décembre  : audit  Lucas,  à compte  de  la  plomberie 
qu’il  a faite  en  1G98  à Versailles,  Meudon  et  à la  Ma- 
chine  3288**i33id 

23  décembre  : à Pierre  Champagne  et  Noël  Lavenet, 
terrassiers.,  à compte  des  terres  qu’ils  ont  enlevées  sur 

les  glacis  de  l’abreuvoir  de  Marly 900**  1/13  1 td 

28  décembre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  à compte  des 
ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  à Versailles,  Meudon, 
Marly  et  la  Machine  pendant  la  présente  année.  26800** 
A Jean- Jacques  Aubert,  charpentier,  à compte  des 
ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  au  Mail  et  autres 
endroits  de  la  dépendance  du  château  de  Marly  pendant 

la  présente  année. 3ooo** 

A Jean  Bailly,  entrepreneur,  à compte  des  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château 

de  Marly  pendant  la  présente  année 27000** 

A Jacques  Lucas,  plombier,  parfait  payement  de 
69/17**  ios  2d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  plomberie 
qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  pendant  les  neuf 
derniers  mois  1698,  etàMeudon,la  Machine  et  Fontai- 
nebleau pendant  l’année  entière  .......  1 658V  1 7’  8d 

A Louis-François  Pollard,  parfait  payementde  33oo** 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  pendant  la  présente  année 
Aies  rigolles  et  des  tuyaux  de  fer  et  de’  grais  de  Meu- 


: don;  de  225o**  5S  hd  à quoy  montent  les  conduites  de 

! fer  et  de  grais  qu’il  a fourni  et  posé  à Meudon  depuis  le 
1"  septembre  1697  jusqu’au  1 0 du  présent. mois  de  dé- 
cembre  2260**  5’  /id 

Au  sr  Drouap.d,  rocailleur,  à compte  de  la  pierre  de 
Gros-Rouvre  et  de  meulière  et  des  ouvrages  de  rocaille 
qu’il  a faits  à Marly  pendant  la  présente  année.  25oo** 
Au  sr  du  Vernay,  démonstrateur  au  Jardin  royal  des 
plantes,  sçavoir  : i5oo**  pour  ses  apoinlemens  en  lad. 
qualité  pendant  la  présente  année,  et  25o**  pour  parfait 
payement  de  5oo**  à quoy  monte  la  dépense  qu’il  a fait 
pendant  1698  pour  les  démonstrations  d’anatomie  et  chi- 
rurgie and.  Jardin  royal 1760** 

Au  sr  Jacquin,  docteur  en  médecine,  autre  démons- 
trateur, pour  ses  apointemens  en  lad.  qualité  pendant  la 
présente  année i5oo** 

30  décembre  : à Jacques  Lucas,  plombier,  pour  son 

payement  des  ouvrages  de  plomberie  qu’il  a faits  aux 
bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant  la 
présente  année  271  2**  i53  6d 

A Giiarles-François  Polard,  acompte  des  déposages 
et  reposages  des  conduites  de  fonte  de  fer  des  fontaines 
de  Versailles,  Marly  et  la  Machine  pendant  la  présente 
année -. 820** 

31  décembre  : à luy,  parfait  payement  de  455o*+  17’  /id 

qui  luy  sont  dus,  sçavoir  : 355o**  1 7®  4d  pour  les  susdits 
ouvrages  de  déposage  et  reposage,  et  1000**  que  S.  M. 
luy  a accordée  par  gratification  pour  l’indemniser,  pen- 
dant la  présente  année,  de  son  marché  de  l’entretien  des 
tuyaux  de  fer  /i3o**  1 7’  /id 

Aud.  Bailly,  à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  à Marly  pendant  la  présente  année,  gooo** 
A François  Gobin  et  la  veuve  Pierre  Buret,  maçons, 
parfait  payement  de  2323**i83id  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  en  la  dépendance 
du  château  de  Marly,  depuis  le  1e1  février  jusqu’au  28  juin 

dernier 1 7 23tt  1 85  ia 

A Jacques  Barbier,  maçon,  parfait  payement  de  1800** 
pour  l’en trelien  qu’il  a fait  pendant  la  présente  année  de 
la  terrasse,  perrons,  murs  de  clôture  et  loges  des  Suisses 
des  châteaux  de  Sainl-Germain-en-Laye  et  de  Marly,  et 
pour  parfait  payement  de  296/1**  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  faits  à Saint-Germain-en- 

Laye  en  1698 286/1**  5S  2d 

A Martin  Perron,  voiturier,  parfait  payement  de 
1802**  ii3  à quoy  montent  5961  grandes  spées  de 
charmes  et  de  châtaigniers  qu’il  a voitures  de  la  forest  de 
Marly,  où  elles  ont  esté  levées  en  motte,  dans  le  jardin 
de  Marly . . . . . 1202**  113 
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A Charles  Amelot,  terrassier,  parfait  payement  de 
3og8**  i6s  8d  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a faits  à 

Marly  depuis  le  3o  juin  1697 1298**  1 6S  8'1 

A Thomas  Marville,  terrassier,  parfait  payement  de 
5658**  8<l  à quov  montent  les  terres  qu’il  a remuées  à 

Marly  en  1698 1608**  os8d 

1 3 janvier  1699  : au  sr  Droüard,  rocailleur,  parfait 
payement  de  21262**  ios  6d  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  rocaille  qu’il  a faits  en  divers  endroits  du  jardin  de 

Marly  pendant  1698 2262**ios6d 

25  janvier:  à luy,  à compte  des  ouvrages  de  rocaille 

qu’il  faits  à Marly 237*19’  6d 

Aux  prestresde  la  Mission  de  Fontainebleau  , pour  leur 
subsistance  et  entrelennement  pendant  les  six  derniers 

mois  1698 3ooo** 

2 4 janvier  : à la  veuve  Yvon,  couvreur,  à compte  des 
ouvrages  de  couverture  qu’elle  fait  faire  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Versailles 1 99rt 

Au  sr  Paillet,  peintre,  pour  son  payement  du  net- 
toyement  et  entretien  qu’il  a fait  des  tableaux  du  Roy, 
tant  à Versailles,  Trianon,  Marly  et  Chaville  qu’à  Meu- 
don,  pendant  les  trois  derniers  mois  1697  et  l’année 

1698 i78°tt 

3i  mars:  à Louis  Regnouf,  paveur,  parfait  payement 
de  56453H  19*  1 id  à quoy  montent  les  ouvrages  de  pavé 
par  luy  faits  en  lad.  année  dernière  tant  au  château  de 
Versailles  et  lieux  qui  en  dépendent  qu’à  Marly,  Meudon, 
la  Machine  et  autres  maisons  royalles . . . 1 4 95**  19’  1 id 
1er  avril  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de  pavé  qu’il 
a faits  tant  à Marly  qu’en  la  dépendance  du  château  de 

Versailles i5o4**  o5  id 

A Pierre  Roger,  serrurier,  pour  son  payement  des 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  à Meudon  pendant 

les  trois  derniers  mois  1698 i642**  2S  8d 

A luy,  à compte  des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a 
faits  à Meudon  pendant  les  trois  premiers  mois  de  la 

présente  année g 4 12*  4d 

3i  mars  : à Jean  Bailly,  entrepreneur,  parfait  paye- 
ment de  1 54427**  6’  7d  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Marly  pendant  l’année  dernière 3427**  6’  7e* 

A Gilles  Lemoyne  , fondeur,  à compte  des  ouvrages 
de  cuivre  qu’il  a livrez  pourries  fontaines  des  jardins  des 
châteaux  de  Marly  et  de  Meudon  en  1698  et  1699..  . . 
4264**  1*  3d 

Somme  de  ce  chapitre. ...  72787 1 **  5’  4d 


JARDINS  ET  PÉPINIÈRES 

DES  MAISONS  ROYALLES,  ARBUSTES  ET  FLEURS. 

16  février  : à Germain  Chedeville,  parfait  payement 
de  2o3**  1 0’  pour  les  arbres  fruitiers  qu’il  a fournis  pour 

les  jardins  des  maisons  royales io3**  io5 

23  mars  : à luy,  pour  7 à maronniers  d’Inde  pour  les 

jardins  de  Meudon 55**  io! 

2 — 3 0 novembre:  à luy,  pour  les  arbres  fruitiers  desd. 

jardins  (2  p.) 200** 

16  novembre  : à Douasnay,  pour  34 0 chèvrefeuilles 

en  palissade  qu’il  a fourni  pour  le  jardin  de  Trianon  . . 

n9tt 

7 septembre  - 19  octobre  : au  nommé  Chevalier,  pour 
485oo  tulipes,  à 3**  le  milier,  et  62  boisseaux  i/4  de 

narcisses  blancs  doubles,  à 4**  le  boisseau  (3  p.) 

3g4t+  io! 

12  janvier-  1 4 décembre  : à la  veuve  Descbuchets, 
pour  les  arbres  à fleurs  qu’elle  a fourni  pour  les  jardins 

des  maisons  royalles  (8  p.) 781**  i8s 

6 avril  : à Bruzeau,  jardinier  à Orléans,  pour  i4oo 
pieds  de  juliennes  doubles  qu’il  a fourni  pour  idem,  à 5** 

le  cent 7°H 

i6-3o  novembre  : à Desnots,  pour  les  oignons  à 

fleurs  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  idem  (2  p.) 

286**  1 os 

9 mars  : à La  Croix,  pour  25o  maronniers  d’Inde 


qu’il  a livré  pour  les  jardins  de  Meudon 12  5** 

28  mars  : à Jean  Chastenay,  pour  89  maronniers 

d’Inde  pour  idem 66*1  i55 

A Jean  Herny,  pour  57  maronniers  idem,  . . A 2**  i5s 

A la  veuve  Vergeon,  pour  89  maronniers  idem. 

66**  i5s 


20  avril- 4 may  : à la  veuve  Jean  Bouquet,  pour  i65 

maronniers  idem  (2  p.  ) 1 a 3++  1 5* 

A la  veuve  Chedeville,  pour  1 8 5 maronniers  idem 

(2  p. ) 1 38**  1 5S 

20  avril- 18  may  : au  sr  Cadare,  pour  4 00  maron- 
niers idem  (2  p.) ' 3oo** 

16  novembre- 1 4 décembre  : à Beslard,  à compte 
des  maronniers  qu’il  fournit  pour  lesd.  jardins  (3  p.). . . 

600** 

A Putoins,  pour  2 834  maronniers  pour  idem  (3p.) 

708**  1 o5 

a3  février  : à Henry  Ladolle,  parfait  payement  de 
2 65**  pour  les  oignons  de  fleurs  de  Provence  qu’il  a 
fournis  pour  lesd.  jardins n5** 
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20  avril- 4 may  : à Laforest,  pour  les  plantes  vivasses 

qu’il  a fournies  pour  lesd.  jardins  (a  p.) 1 96++  8’ 

6 avril- 1 8 may  : à Ledru,  pour  les  plantes  vivasses 
qu’il  a fournies  pour  lesd.  jardins  (i  p.) 4 2 4++  6’ 


2 4 aoust-  1 9 octobre  : à luy,  sur  les  oignons  de  fleurs 
pour  lesd.  jardins,  sçavoir  : 3gooo  tulipes,  à 3*+  le 
millier,  37 4 oignons  de  lys  blancs,  à 3++  le  cent,  28  bois- 
seaux 1/2  de  narcis  blanc  double,  à Zi •+,  6a4oo  narcisses 
printanières,  à 7++  le  millier  (6  p.) 679++  os  5d 

6 avril  — A may  : à Deschaux,  pour  les  plantes  vivasses 
qu’il  a fournies  pour  lesd.  jardins  (3  p.).  . . 325++  i6s 

7 septembre- 5 octobre  : à luy,  pour  26000  tulipes, 

à 3++  le  millier,  10000  narcisses  blancs,  à 7++  le  millier, 
et  29  boisseaux  de  narcisses  blancs  doubles,  à A++  je  mil- 
lier idem  (2p.) 261 11 

G-20  avril  : à Laurens,  pour  les  plantes  vivasses 

idem  ( 2 p.) 1 54+t 

7 septembre -5  octobre  : à luy,  pour  23 100  tulipes, 
à 3++  le  millier,  et  10000  narcisses  blancs  printannières, 

à 7++  le  millier  (2  p.) i4o++  ios 

iLr  may- i5  juin  : à Michel  Raudins,  pour  les  gé- 

rofllées  doubles  pour  lesd.  jardins  (5p.) 653++ 

h may-iei  juin  : à Antoine  Adam,  pour  les  géroflées 

doubles  pour  idem  (3p.) 365++ 

A Janson,  jardinier-fleuriste,  pour  les  géroflées  dou- 
bles (3p.) 33att 

26  janvier- 9 février  : à Girault,  parfait  payement  de 
926*+ pour  32 16  maronniers  d’Inde  qu’il  a fournis  pour 

lesd.  jardins  (2  p.)..,... 426++ 

18  may  : à Vernier,  pour  800  oignons  de  tubéreuses 
qu’il  a fournis  pour  lesd.  jardins,  à G1'  le  cent.  . . 48+' 
2 4 aoust- 19  octobre  : A luy,  pour  les  oignons  de 
fleurs  (5p.) 7631+8’ 

Somme  de  ce  chapitre ...  -,  91 36++  1 1 ’ 5d 

FUMIERS  ET  TERRAUX. 

12  janvier- 23  février  : à Jardinet,  parfait  payement 
de  378++  pour  i35  toises  cubes  de  terre  d’égout  qu’il  a 
porté  dans  les  carrez  de  la  pépinière  du  Roule  (A  p.).  . 

238++ 

9-23  mars  : à luy,  pour  les  labours  qu’il  a faits  dans 


lesd.  carrez  (2  p.) , . . 1 2 7++  i4‘ 

1er- i5  juin  : à luy,  sur  les  fossez  qu’il  a faits  aux 
avenues  du  palais  des  Tlmilleries  (2p.)...  65++ i is  8d 
7 septembre-  iA  décembre  : à luy,  sur  les  terres 
d’égout  qu’il  a fourni  (3p.). i3o++ 


10  aoust- 2 novembre  : à Avare,  pour  le  grand  fu- 
mier qu’il  a voituré  à la  pépinière  du  Rotille  (A  p.). . . . 
* * ■"  290++  6S  8d 
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27  juillet-  1 4 décembre  : aux  nommez  de  Vouges  et 
Trf.au,  parfait  payement  de  3oi++  8S  pour  les  boues  des 
rues  de  Versailles  qu’il  a voiturées  aux  pépinières  (2p.) 

261++8’ 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 1 3++  os  4d 

LABOURS  ET  PLANTS. 

12-26  janvier  : à Germain  Paris,  jardinier,  parlait 
payement  de  834++  4’  pour  924  toises  de  charmille  qu’il 
a levées  en  motte  dans  les  pépinières  de  Versailles  et 
qu’il  a voiturées  dans  les  jardins  de  Marly  et  de  Meudon 

(a  P») 234++  4’ 

icr  mars  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour 
émonder  et  élaguer  tous  les  arbres  des  avenues  du  parc 

de  Vincennes  et  des  dehors  d’iceluy 2534++ 

9 mars- 29  juin  : à luy,  pour  i632  toises  de  char- 
mille qu’il  a levée  en  motte  dans  les  pépinières  de  Ver- 
sailles et  qu’il  a voiturée  dans  les  jardins  de  Marly  et  de 

Meudon  (9  p.).  245i++ 

i3  juillet  : à luy,  pour  ses  soins  et  peines  desd.  i63e 

toises  de  charmille  cy-dessus 200++ 

9-23  mars  : à Jean  Jolly,  pour  444  milliers  de  char- 
mille qu’il  a fournis  pour  mettre  en  pépinière  (2  p.).  . 

• • 333++ 

16 -3o  novembre  : à Charles  Roque,  pour  les  per- 
ches et  planches  qu’il  fournit  pour  la  pépinière  du  Roulle 

(*pO 1 66++ 1 6’ 

12  janvier- 20  avril  : à Dolot,  jardinier,  parfait 
payement  de  4o32++  8S  pour  la  grande  charmille  qu’il  a 
levée  en  motte  dans  le  parc  de  Chaville  et  voiturée  dans 

les  jardins  de  Meudon  (8p.) 2^32tt  8’ 

9 février- 24  aoust  : à luy,  pour  l’entretien  de  la  fer- 
meture d’échalas  de  dix  remises  à gibier  du  grand  parc 
de  Versailles,  pendant  les  six  derniers  mois  1697  et  les 

six  premiers  1698  (2  p.) 25o+t 

1"  juin -27  juillet  : à luy,  pour  les  fossez  qu’il  a fait 
dans  les  pépinières  de  Versailles  et  ailleurs  (5  p.)  . . . . 

•  688++ 1 os 

16  novembre- 1 4 décembre  : à luy,  sur  la  grande 
charmille  qu’il  lève  en  motte  dans  le  parc  de  Chaville 
et  qu’il  voilure  dans  les  jardins  de  Meudon  (3  p.)  6oo++ 
12  janvier- 1 3 juillet  : à Remy  Janson,  jardinier,  pour 
les  trous  qu’il  a fait  pour  regarnir  les  arbres  morts  dans 
les  parcs  de  Versailles,  Meudon  et  Chaville,  et  les  arbres 
qu’il  lève  dans  les  pépinières  de  Versailles  (1 1 p.) 

•  2286++  4’ 

9 mars-  18  may  : à luy,  pour  les  grands  pisceas  qu’il 

lève  en  motte  et  qu’il  plante  dans  le  parc  de  Chaville 
(6p.)  4-... 965++ 
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1 3 - 27  juillet  : à luy,  pour  le  premier  labour  aux  pé- 
pinières de  Versailles  et  aux  arbres  des  avenues  des  parcs 
de  Versailles,  Meudon  et  Chaville  (2  p.).  . 55f>tt  i4a  3d 
10  aoust-21  septembre  : à luy,  pour  le  deuxième 

labour  (4  p.) 668tt2s  id 

5 octobre- 2 novembre  : à luy,  pour  le  troisième  la- 
bour (3  p.) 5i8tt  os  6'1 

1 h décembre  : à luy,  sur  les  arbres  qu’il  lève  dans  les 
pépinières  et  ceux  qu’il  plante  dans  les  grand  et  petit 

parc  de  Versailles,  Meudon  et  Chaville 200*1 

23  mars  : à Rigollet,  pour  avoir  porté  2 4 toises  cubes 
de  terre  pour  planter  les  arbres  en  motte  dans  le  parc 
de  Chaville  à la  portée  commune,  à 6tt  la  toise.  . i44tt 
27  juillet  : à Jean  Butor  et  Dominique  Deschamps, 
tant  pour  le  loyer  d’un  arpent  de  terre  que  le  Roy  a fait 
planter  en  pépinière  entre  le  chemin  de  Versailles  à 
Marly  et  l’allée  qui  conduit  au  Chesnay,  que  pour  les 
labour,  semage  et  fumage  dud.  arpent.  .....  90*+  i53  5d 
12  janvier- ier  juin  : à Jacques  Gobet,  parfait  paye- 
ment de  i399tt  17“  pour  les  épines  blanches,  le  buys, 
plant  d’aune  et  de  boursault  qu’il  a fourni  pour  les  jar- 
dins des  maisons  royalles  (8  p.) 1 

16 -3o  novembre  : à luy,  sur  les  plants  d’aulnes  et 
de  boursault  qu’il  a fournil  pour  les  jardins  de  Meudon 
25ott 

18  may-ierjuin  : au  sr  Girard,  pour  les  voilures 
d’arbres  verds  et  plantes  vivasses  de  la  pépinière  du 
Roulle  dans  les  jardins  des  maisons  royalles  (2  p.).  . . 
523*+  103 

ier  juin- 2 novembre  : à luy,  pour  les  gravois  que 
l’on  voiture  dans  le  Cours-la-Reyne  (4p.) 45o*+ 

19  octobre -2  novembre  : à luy,  pour  les  voitures 

d’oignons  de  fleurs  et  d’arbres  verds  dans  les  jardins  des 
maisons  royalles  (2  p.) 718*+ 

Somme  de  ce  chapitre 1 87 1 o**  1 5 3d 

MANEQUINS. 

26  janvier  : à Cordelette,  vanier,  parfait  payement  de 
345**  pour  manequins  fournis  à la  pépinière  du  Roulle 

en  1696 , 1 45** 

6 avril- 1 4 décembre  : à luy,  pour  les  manequins 
qu’il  a fournis  pendant  la  présente  année  (6  p.).  - 63g+* 
26  ianvier  : à Hendrecy,  vanier,  parfait  payement  de 
3oi*+  175  pour  les  mânes  d’osier  qu’il  a fourni  à la  pépi- 
nière du  Roulle  en  1697 i4i+*  i5s 

29  juin  : à luy,  pour  celles  qu’il  a iourni  en  1698.  . 

4g**  123 

26  janvier  : à Malherbe,  vanier,  parfait,  payement  de 


4 18**  2 5 pour  les  mânes  d’osier  qu’il  a fourni  pour  les 

pépinières  de  Versailles  en  1697 108++  2* 

6 avril  - i4  décembre  : à luy,  pour  les  mânes  d’osier 
qu’il  a fourni  pour  lesd.  pépinières  pendant  la  présente 

année  1 698  (3  p.) 497**  i53 

Somme  de  ce  chapitre 1 58i*+  43 

CIGNES. 

23  février  : à Pierre  Cochois,  garde -ciguës,  pour 
avoir  pris  290  ciguës  dans  les  glaces  par  deux  différentes 
fois  depuis  le  pont  de  Saint-Cloud  jusqu’à  celui  de  Cor- 

beil 2i7tt6s 

6 avril -5  octobre  : à luy,  pour  ses  apoinlemens  des 
trois  derniers  mois  1697  et  des  six  premiers  1698  (3p.) 

274++  101 

16  novembre  : à luy,  pour  avoir  esjointé  3i  jeunes 
cignes  sur  les  rivières  de  Seyne  et  de  Marne,  depuis  le 

pont  de  Saint-Cloud  jusqu’à  Melun 7^ 

23  février  : à Henry  Le  Vanneur,  autre,  pour  avoir 
pris  90  cignes  dans  les  glaces  par  deux  différentes  fois, 

depuis  le  pont  de  Saint-Cloud  jusqu’à  Vernon 

i53++  18"  8'* 

Somme  de  ce  chapitre 7 1 g**  1 4 3 8d 

OUVRIERS  DE  LA  PEPINIERE  DU  ROULLE. 

12  janvier  - i4  décembre  : aux  ouvriers  de  lad.  pépi- 
nière qui  ont  travaillé  à la  journée  du  Roy  depuis  le 
20  décembre  1697  jusqu’au  i3  décembre  1698  ( 25  p.) 

43o8*+  2S  2d 

26  janvier  : aux  plombiers  qui  ont  travaillé  aux  pom- 
pes de  lad.  pépinière  pendant  l’année  1697..  . 3i*+  123 
9 février  : à ceux  qui  ont  fourni  du  fumier  de  vache 


à lad.  pépinière i67**ios3rt 

Somme  de  ce  chapitre 4 5 07**  4 3 5d 


OUVRIERS  DES  PÉPINIÈRES  DE  VERSAILLES. 

12  janvier- 1 4 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé et  veillé  à la  conservation  des  plants  d’arbres  des 
avenues,  pépinières  et  parcs  de  Versailles,  pour  leurs 
journées  depuis  le  20  décembre  1697  jusqu’au  i5  dé- 
cembre 1698  (25  p.) i24gtt  105 

1 2 janvier-  2.3  mars  : à ceux  qui  ont  travaillé  à planter 
en  pépinières  et  voiturer  des  maronniers  d’Inde  de  Ville- 
neuve-le-Roy  et  du  village  de  Vitry  dans  les  jardins  de 
Meudon,  et  à élaguer  les  arbres  du  pourtour  du  réservoir 
de  Satory  et  des  avenues  du  parc  de  Meudon  (3  p.). . • 

334tt i43 

23  février- 18  may  : à ceux  qui  ont  levé  et  voituré 
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des  maronniers  et  des  ormes  pour  les  jardins  de  Meu- 
don  (h  p.) 5o6» 6S 

6 avril  : à ceux  qui  ont  marcotté  des  billes  d’ormes 

et  de  bois  blanc  dans  les  pépinières  de  Versailles 

1 3o»  i5s  4d 

20  avril -7  septembre  : à ceux  qui  ont  saclé  les  grai- 

nes d’ormilles  dans  lesd.  pépinières  vis-à-vis  les  fontaines 
Saint-Antoine  (7  p.) 4 23tt  3S 

21  septembre  : à ceux  qui  ont  coupé  les  branches 

l’ompues  par  les  vents  dans  les  avenues  du  palais  des 
Tbuilleries,  bois  de  Boulogne,  parc  de  Meudon  et  Cha- 
ville 70»  qs 

1e1'  juin  - 19  octobre  : à ceux  qui  ont  relié  les  perches 
des  ormes  proche  la  rampe  de  Trianon  et  travaillé  à di- 
vers ouvrages  dans  lesd.  pépinières  (à  p.) 1.9/1» 

_ 3o  novembre  : à ceux  qui  ont  épluché  et  marqué  les 
arbres  bons  à lever  dans  les  pépinières  et  labouré  les 
sentiers  de  la  graine  d’ormille g5»  25 

1 h décembre  : à ceux  qui  ont  voituré  les  arbres  verds 

dans  les  jardins  des  Maisons  royales 4 76» 

Somme  de  ce  chapitre 3479»  19“  8d 

MAÇONNERIE. 

23  février- 2 novembre  : à Robert  Aumont,  pour  les 
menues  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a fait  à la  pépi- 
nière du  Roulle  (5  p.) 33o» 

4 may-3o  novembre  : à Cellier,  pour  les  doubles 
voûtes  qu’il  a fait  dans  l’aqueduc  qui  conduit  l’eau  de  la 
Machine  sur  la  butte  Montboron  ( i4  p.).  . . 2888»  i5s 
Somme  de  ce  chapitre 3s  18»  i5s 

charpenterie. 

19  octobre- 3o  novembre  : à Regnaud,  charpentier, 
pour  un  aitgard  qu’il  a racomodé  pour  mettre  des  géro- 
flées  doubles  à la  pépinière  du  Roulle  (3  p.). . 80»  ios 

MENUISERIE. 

6 avril -à  may  : à Besguin,  pour  les  caisses  qu’il  a 
fait  pour  l’orangerie  du  Roule  (3  p.) 28i»igs 

serrurerie. 

6 avril- 16  novembre:  à Marc  Bouvrin,  serrurier, 
pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  à lad.  pépi- 
nière (3p.) 59**  9* 

PLOMBERIE. 

a3  février  : à Jacques  Lucas,  plombier,  pour  le  plomb 
et  soudure  qu’il  a fourni  pour  la  grande  pompe  qui  a 
esté  posée  à la  pépinière  en  1697 87»  9’ 

comptes  des  bâtiments.  — IV. 


DIVERSES  DÉPENSES. 

6 avril  : à Collignon,  charon,  pour  les  ouvrages  qu’il 

a fait  à la  pépinière  du  Roulle 1 1»  3S 

A Jacques  Lefebvre,  pour  avoir  arraché  les  boutures 
au  pied  des  arbres  des  avenues  du  parc  de  Vincennes. 
45» 

18  may  : à Buffier,  pour  8 septiers  d’avoine  qu’il  a 
fourni  pour  la  nourriture  des  cignes,  à 1 o»le  septier.  8oH 
i5  juin  : à Masson,  pour  les  fossez  qui  ont  esté  faits 

aux  avenues  du  parc  de  Vincennes go»  i5“ 

A Jean  Durand,  taillandier,  pour  deux  paires  de  ci- 
seaux à bec  de  corbin  qu’il  a livrez  à la  pépinière  et  deux 

paires  qu’il  a raccomodez 42» 

10  aonst  : à Fenouillet,  chaudronnier,  pour  les  aro- 

soirs  qu’il  a racomodez  à lad.  pépinière 26»  io* 

2 1 septembre  : à Louis  Bailly,  pour  le  loyer,  pendant 
trois  années,  de  3 arpens  61  perches  de  terre  qu’il  tient 
à ferme  de  M.  de  Cressy,  lesquels  ont  été  pris  par 
ordre  du  Roy,  pour  faire  une  pépinière,  en  1696,  y com- 
pris 2 i»  i33  iod  pour  avoir  fumé  lesd.  3 arpents  61  per- 
ches  238» 1 1* iod 

A Richon,  pour  avoir  ébourgeonné  les  arbres  des 

avenues  de  Vincennes 2g»i85iod 

5 octobre  : à Marcelins,  pour  85o  pots  de  terre  qu’il 
a livrez  à la  pépinière  du  Roule,  à 8»  le  cent..  . . 68» 
Somme  de  ce  chapitre 55 1»  i8s  8d 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

MAÇONNERIE. 

5 janvier  - 16  mars  : à Jacques  Barbier,  maçon,  pour 
les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à plusieurs  en- 
droits de  Saint-Germain  et  à l’hôtel  du  Maine  pour  la 

construction  d’un  cheny  (3p.) 55o» 

5 janvier- 21  décembre  : à luy,  pour  ouvrages  et  ré- 
parations de  maçonnerie  qu’il  a fait  aux  cheminées  et 
autres  bâtimens  de  Saint-Germain,  pendant  la  présente 
année  1698  (92  p.) i757»-8s6d 

2 mars -7  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 

maçonnerie  qu’il  a fait  aux  murs  de  clôture  de  la  forest 
de  Saint-Germain  et  rétablissement  des  brèches  aux 
murs  du  pourtour  du  petit  parc  (9  p.) 1600» 

Somme  de  ce  chapitre 3907»  8S  6d 

charpenterie. 

3 aoust  : à Jean -Jacques  Aubert,  charpentier,  pour 
les  poteaux  qu’il  a fourni  et  posez  dans  la  cour  des  cui- 

2Û 
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dernière 2 5o^ 

COUVERTURE. 

19  janvier  : à Nicolas  Yvon,  couvreur  en  chaume, 
pour  le  rétablissement  qu’il  a fait  au  château  et  à la 
couverture  des  quatre  glacières  de  Saint-Germain.  i65tt 

MENUISERIE. 

6 juillet- 17  aoust  : à François  Millot,  menuisier, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a 
fait  au  château  et  dépendances  pendant  l'année  1698 
( 2 p.) 8 1 6W  6S  id 

SERRURERIE. 

2 février  : à Joseph  Rouillé,  serrurier,  pour  répara- 
tions de  serrurerie  qu’il  a fait  au  château  de  Saint-Ger- 
main pendant  les  mois  de  septembre  et  octobre  1697.. 
1 17^  i8s  5d 

28  septembre- 23  novembre  : à luy,  parfait  payement 
de  1 io3N  6d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie 
qu’il  a fait  depuis  le  1e1'  novembre  1697  jusqu’au  der- 


nier aoust  1698  (A  p.) 9o3tt  6d 

21  décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  pendant  les 

quatre  derniers  mois  1698 2 5ott 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 1270^  i8s  iid 

VITRERIE. 


19  janvier -7  décembre  : à Claude  Cosset,  vitrier, 
pour  les  réparations  de  vitrerie  qu’il  a fait  au  château 
et  autres  bâtimens  de  Saint-Germain  depuis  le  mois  de 
décembre  1 697  jusqu’au  mois  de  novembre  1 698  (1  2 p.) 

1 2 A6tt  1 7”  7d 

2-16  février  : à Jean-Baptiste  Fauconnier,  vitrier, 
pour  les  répartions  de  vitres  qu’il  a fait  aud.  château  au 


mois  de  décembre  1697  (2  p.) 159**  i8s  8d 

Somme  de  ce  chapitre îâoô11  16’  3d 

PAVÉ. 


11  may-2i  décembre  : à Gilles  Deriaux,  paveur, 
pour  le  rétablissement  de  pavé  qu’il  a fait  à Saint-Ger- 
main pendant  les  onze  premiers  mois  1698  (5p.).... 
85oti  5!  Ad 

TERRASSES  ET  LABOURS. 

19  janvier- 3o  mars  : à Pierre  Champagne  et  Noël 
Lavenet,  terrassiers,  parfait  payement  de  5oott  pour 
5o  toises  cubes  de  glace,  à iott  la  toise,  pour  remplir  les 
deux  glacières  de  Saint-Germain-en-Laye  (2p.).  3io*t 


3o  mars- 25  may  : à Antoïne  Vaché,  terrassier,  pour 
les  terres  qu’il  a remuées  dans  le  jardin  du  Val  (2  p.). 
348tt 

22  juin  : à Charles  Fontaine,  terrassier,  pour  avoir 

dégorgé  une  partie  des  aqueducs  du  fond  de  Retz  et  au- 
tres ouvrages 85tt 

23  novembre “7  décembre  : à Charles  et  Louis  Fon- 
i taine,  pour  les  trous  qu’ils  ont  fait  dans  le  jardin  du  Val 

et  les  bonnes  terres  qu’ils  y ont  mis  pour  y planter  des 

arbres  fruitiers  (2  p.) 3oott  8S 

\k  septembre  : à Pierre  Levasseur,  pour  rétablisse- 
ment de  ravines  au  jardin  du  Val 91^ 

1 9 janvier  : à Pierre  Motte,  terrassier,  pour  les  ormes 
qu’il  a levez  en  motte  dans  le  petit  parc  de  Saint-Germain 

i3ott 

i3  avril  : à luy  et  Guillaume  Motte,  pour  trous  par 
eux  faits  et  ormes  qu’ils  ont  plantez  dans  le  Boulingrin, 
dans  la  route  des  Loges  et  dans  le  petit  parc  de  Saint- 

Germain 127^19’ 

17  aoust- 12  octobre  : à eux,  pour  le  plain  labour 
qu’ils  ont  donné  aux  plants  du  Boulingrin  du  château 

neuf  et  à ceux  du  petit  parc  (2  p.) 417*1  12* 

2 1 décembre  : à eux , pour  200  trous  qu’ils  ont  fouillés 
dans  le  petit  parc  et  route  des  Loges  pour  y regarnir  les 

ormes  morts,  et  autres  ouvrages n6tt  i6s 

Somme  de  ce  chapitre 1926*115’ 

DIVERSES  DÉPENSES. 

16  mars- 2 juin  : à François  Gautier,  vuidangeur, 
pour  la  vuidange  des  fosses  d’aysances  à l’hôtel  du  May  ne 
et  à la  Chancellerie  de  Saint-Germain-en-Laye  ( 2 p.).. 
1 i3*l  1 2S  kA 

i3  avril- 21  décembre  : à Jean  Padelin,  pour  les  ra- 
monnages  de  cheminées  qu’il  a fait  au  château  (2  p.).. 
1 1 i*l  1 5S 

1 1 may  : à Le  Cocq,  maître  ballancier  à Paris,  pour 

; avoir  racomodé  les  poids  de  Saint-Germain 18** 

2 5 may  : à François  Lavechef,  dit  du  Parc,  jardinier, 

pour  208  sommes  de  fumier  de  vache  qu’il  a acheté  au 
Pec  et  livré  au  château  neuf  de  Saint-Germain,  et  autres 
ouvrages  faits  outre  son  entretien 70** 

3 aoust  : à Raynaud,  épinglier,  pour  un  treillis  de  fil 
de  fer  qu’il  a fait  devant  la  grille  du  château  du  Val  pour 

! empêcher  les  animaux  d’y  entrer 45** 

17  aoust  : à Estienne  Langlois,  cordier,  pour  cloud, 

cordages,  seaux,  pelles  et  cordes  à puits  livrez  au  ma- 
gasin   79**  3S  6d 

26  octobre  : à Jean  Gautier,  charbonnier,  pour 
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i 4 muids  de  charbon  qu’il  a livré  au  magasin,  à 3tt  î o5  le 

muid 

A René  Laflèche,  tourneur,  pour  quatre  échelles  qu’il 

a livrées.  . . .' 30^ 

A Jean  de  Roche,  compagnon  plombier,  pour  le  maslic, 
outils  et  autres  fournilures  qu’il  a fait  aud.  magasin  de 

Saint-Germain-en-Laye 53tt  193  j 

Somme  de  ce  chapitre 570**  9*  iod 

entretiens  de  saint-germain-en-laye. 

2 mars- 28  septembre  : à Jacques  Rarbier,  maçon, 
ayant  l’entretien  de  la  terrasse,  perrons,  murs  de  clôture 
et  loges  des  Suisses  du  château  de  Saint-Germain-en-Ijaye 
et  de  Marlv,  pour  les  six  derniers  mois  1697  et  les  trois 

derniers  1698  (3p.) i35ott 

A Simon  Deschamps,  couvreur,  pour  celuy  des  couver- 
tures desd.  châteaux  pendant  le  même  temps  (3  p.). . 

J929tt 

3o  mars- 21  décembre  : à Jean  de  Roche,  garçon 
plombier,  ayant  l’entretien  et  la  lecherche  des  plombs 
sur  la  couverture  dud.  château  et  dépendances,  pendant  j 
le  dernier  quartier  1697  et  les  trois  premiers  1698 

(4  p.) 6ooH 

6 juillet  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier,  ayant  l’en- 
tretien de  l’orangerie  de  Saint-Germain-en-Laye , pour 
le  chauffage  de  lad.  orangerie  pendant  l’hiver  dernier.  . 

2Ô0tt 

Somme  de  ce  chapitre 4129^ 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DU  CHATEAU  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

5 janvier- 21  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  dud.  château  , 
depuis  le  i5  décembre  1697  jusqu’au  20  décembre  1698 
(26  p.) 4o6tt  ,11’  iod 

MARLY. 


MAÇONNERIE. 

2 mars- 7 décembre  : à Jean  Dailly,  entrepreneur, 
sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait  aux  changemens 

des  pavillons  et  autres  endroits  de  Marly  (e3  p. ) 

io6ooott 

5 janvier- 6 juillet  : à François  Gobin  et  Pierre  Bu- 
ret,  maçons,  parfait  payement  de  g3oott  43  1 od  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  en 
la  dépendance  du  château  de  Marly  en  1697  *698 

(10  p.) 34oott  4!  iod 


20  juillet- 21  décembre  : aud.  Gobin  et  Antoine  De- 
larue, sur  leurs  ouvrages  aux  mêmes  endroits  ( 12  p.). . 

• 6700^ 

9 novembre- 7 décembre  : aud.  Gobin  et  à la  veuve 

Buret,  sur  leurs  ouvrages  (2p.) 6oott 

19  janvier  : à Antoine  Boquet,  tailleur  de  pierre , pour 
112  appuis  des  croisées  des  pavillons  de  Marly  où  il  a 
donné  1/2  pouce  de  pente  sur  le  devant  pour  faire  écouler 

les  eaux  de  pluye 67^  4 3 

16  mars  : à Adrien  Noël,  maçon,  pour  les  machines 
qu’il  a fait  à deux  cheminées  de  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Marly  pour  empêcher  la  fumée 36tt 

30  mars  : à Philippes  Villette,  tailleur  de  pierre, 

pour  avoir  travaillé  à rendre  égales  54  vieilles  bornes  de 
pierre  dans  la  place  du  haut  de  la  rivière 3ott 

6 juillet  : à Jean  Laurent,  tailleur  de  pierre,  pour 
avoir  piqué  la  vieille  pierre  à quatre  rampes  des  deux  es- 
caliers de  Marly  aux  cotez  du  bassin  de  ia  1/2  lune.  8ott 

31  aoust  : à Louis  Deslandes,  pour  avoir  levé  le  pavé 

au  pourtour  de  la  pièce  des  Quatre  Gerbes  et  autres  ou- 
vrages  7 2tt 

Somme  de  ce  chapitre.  . 1 1 6g85tt  8S  iod 

OUVRAGES  DE  CIMENT. 

19  janvier  - 2 mars  : à Denis  Anceau,  parfait  payement 
de  19568^  1 g5  2d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  ciment 
qu’il  a fait  à la  rivière  de  Marly  en  1697  (4  p.).  . . . 
1 i68tt  1g5  2d 

30  mars  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a fait  pour 

rétablir  le  ciment  de  la  première  nape  de  la  rivière  de 
Marly  qui  s’est  éboulée  l’hyver  dernier i5(itt 

6 juillet- 23  novembre  : à luy,  sur  les  amas  de  maté- 
riaux qu’il  fait  pour  le  ciment  du  nouvel  abreuvoir  de 

; Marly  (11  p.) 31700^ 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 33o24tt  193  2d 

JARDINAGES  ET  TERRASSES. 

2 mars -7  décembre  : à Jacques  Lejay,  jardinier,  pour 
le  gros  treillage  qu’il  a rétabli  dans  la  grande  charmille 
nouvellement  plantée  des  deux  cotez  de  la  rivière  de 
Marly  et  autres  endroits  de  la  dépendance  (21  p.).  . . . 
, 980^  1 13  gd 

31  aoust  : à luy,  pour  42  bottes  d’échalats,  dont  3e 

de  5 pieds  de  long,  à 203  sols  la  botte,  et  10  de  9 pieds 
de  long,  à 3o\  livrez  au  magasin,  et  demi  cent  de  petits 
cerceaux 48Hio3 

2 février  : à Pierre  Leclerc,  terrassier,  pour  avoir 
déffonsé  le  terrain  qui  étoit  gelé  en  la  superficie  de  la 
’ terre  nouvellement  rapportée  entre  la  rivière  de  Marly 

24. 
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et  la  pépinière,  pour  y planter  des  spées  de  charme  et  de 
châteigniers 9°tt 

2 mars  : à luy,  pour  8 toises  cubes  de  fumier  de  cheval 
consommé  qu’il  a livré  à la  porte  du  bosquet  de  Marly 
du  côté  du  levant,  à i5»  la  toise 120» 

2 3 novembre  : à luy,  pour  transport  de  terre  et  gra- 

vois  à Marly i9^tt  °'  5d 

5 janvier-23  novembre  : à Pierre  et  Guillaume  Motte, 
terrassiers,  pour  avoir  défoncé  le  terrain  du  chemin  qui 
alloit  à la  pépinière  qui  est  au  derrière  du  château,  et 
.nettoyement  du  bassin  de  la  Gerbe  (2  p. )..  • i5g»  i5s 

16  février- i3  avril  : à eux,  pour  avoir  planté  avec 

des  spées  de  châteigniers  le  terrain  du  bois  de  la  Prin- 
cesse où  les  Suisses  de  la  chapelle  et  des  offices  avoient 
leurs  jardins  (2  p.) 281» 5S 

3 aoust  : à eux,  pour  le  rétablissement  des  ornières 

des  routtes  de  la  forest • i63tt  ios  iod 

17  aoust- 12  octobre  : à eux,  pour  avoir  dressé  et 
retiré  au  rateau  les  terres  nouvellement  raportées  sur 
l’allée  qui  est  au  bout  du  pavillon  des  bâtimens,  et  autres 


ouvrages  (3  p.) 8S 

9 novembre  : à eux,  pour  deux  labours  qu’ils  ont 
donné  à partie  des  plants  du  parc 2 5 4»  ias  6'1 


19  janvier  - 2 février  : à Guillaume  Motte,  pour  avoir 
coupé  le  bois  et  arraché  les  souches  des  petites  allées 
nouvellement  persées  dans  le  bois  de  Marly  au-dessus 
du  bosquet  du  levant  et  à la  nouvelle  rampe  pour  monter 

dans  le  bois  de  la  Princesse  (a  p.) 276»  i5“ 

2 mars -9  novembre  : à luy,  pour  ouvrages  de  ter- 
rasse, transport  d’ormes  et  charmilles  dans  les  bois  et 
jardins,  nettoyement  des  boues  et  pavés  du  bassin  de  la 

demi-lune  et  autres  ouvrages  (9  p.) 470»  i8s 

ri  may-20  juillet  : à luy,  pour  le  régallement  qu’il 
fait  aux  routes  et  allées  de  la  forest  de  Marly  (5p.)... 

672tt 

2 février  : à Pierre  Motte,  pour  3o  grands  ormes 
qu’il  a levez  en  motte  et  les  trous  qu’il  a fait  pour  les 

y planter i5o» 

2 mars- 7 décembre  : à luy,  pour  les  rigolles  qu’il  a 
fait  et  les  arbres  qu’il  a plantez  dans  lesd.  bois  (4p.).  . 

536»  g5 

27  avril  : à luy,  pour  i5oo  spées  de  chêne  qu’il  a 
levées  en  motte  dans  le  bois  derrière  l’étang  du  Trou 
d’Enfer  et  qu’il  a voiturées  dans  le  parc  de  Marly  .... 

1 8 7^  ios 

1 1 may  - 1 4 septembre  : à luy,  pour  avoir  espierré  tous 
les  carrez  des  bosquets,  le  bois  de  la  Princesse,  avoir  ar- 
raché des  spées  de  bois  mort  et  ouvrages  de  terrasses 
(5p.) 267» 2S 


25  may  : à luy,  pour  le  labour  qu’il  a donné  aux 

plants  de  Marly i94tt.  i6s  1 1'1 

6 juillet- 3 aoust  : à luy,  pour  le  bois  qu’il  a coupé 
dans  les  routtes  nouvellement  persées  dans  le  bois  joi- 
gnant le  Mail  et  pour  les  terres  battues  au  Mail  (2p.) 

274»  ios 

5 janvier  : à Nicolas  Boeienne,  gazonneur,  pour  avoir 
ôté  les  neiges  de  la  chapelle  et  autres  endroits  de  la  dé- 
pendance du  château  de  Marly 75tt  12’ 

19  janvier  : à luy,  pour  les  terres  qu’il  a enlevées  en 

divers  endroits  de  Marly i 1 1»  1 7“  4 

3 0 mars -7  décembre  : à luy,  pour  le  gazonnage 
qu’il  a fait  en  plusieurs  endroits  de  la  dépendance  de 

Marly  (11  p.) 21  4i»  17" 

25  may -28  septembre  : à luy,  pour  le  sable  commun 
qu’il  a transporté  sur  les  allées  de  Marly  (2  p.).  186» 
3i  aoust  : à luy,  pour  37b  boisseaux  d’oignons  de 
fleurs  qu’il  a levez  aux  plattes  bandes  du  jardin  de  Marly, 

à 5S  le  boisseau iia»ios 

3i  aoust- 12  octobre  : â luy,  pour  les  terres  et  gra- 
vois  qu’il  a enlevés  sur  les  allées  du  Mail  (2  p.).  24ott 
i4  septembre— 26  octobre  : à luy,  pour  les  taluds  et 
une  pierrée  à pierre  sèche  qu’il  a fait  au  pourtour  du 

Mail  (4  p.) 784tt  i4s 

9 novembre- 21  décembre  : à luy,  pour  les  tranchées 
qu’il  fait  des  deux  côtés  de  la  moitié  du  Mail  et  les 
bonnes  terres  qu’il  y raporte  pour  y planter  de  la  grande 

charmille  (4  p.) 1200» 

5 janvier- 1 4 septembre  : à Charles  Amelot,  jardi- 
nier, pour  le  labour  qu’il  a donné  aux  plants  du  parc 
et  dépendances  du  château  de  Marly  en  1697  et  1698 

(4  p.) 85o» 

5 janvier- 7 décembre  : â luy,  pour  les  spées  de 
charme,  de  chcsne,  de  châfeigners  et  d’épines  qu’il  a 
levées  en  motte  dans  les  carrez  de  la  forest  de  Marly  et 
chargées  dans  les  voitures  pour  le  jardin  dud.  château 

( t ! p.) 2 4 2 ett  1 6-’ 

i3  avril -9  novembre  : à luy,,  pour  la  recoupe  qu’il 
rebat  de  deux  voilées  et  qu’il  sable  de  sable  do  rivière, 
au  pourtour  de  la  pièce  des  Quatre  Gerbes,  au  Mail  et 
autres  endroits  du  jardin  de  Marly,  et  sur  la  grosse  re- 
coupe et  le  salpêtre  qu’il  dresse  et  qu’il  façonne  (12  p. ) 

4268»  185  9“ 

11  may  : à luy,  parfait  payement  de  967H  i5s3‘  à 
quoy  montent  les  trous  qu’il  a lait  dans  le  parc  de  Marly 
pour  regarnir  les  arbres  morts,  et  les  trois  labours  qu’il 
a donné  aux  plants  dud.  parc  et  à ceux  de  la  plaine  du 

Trou  d’Enfer  en  1697 267»  i5s  3d 

A luy,  parfait  payement  de  248»  9’  6d  pour’ les  spées 
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de  charme,  chesne  et  châteigner  qu’il  a levées  en  motte 
dans  la  forest  de  Marly  en  1697 » 98tt  g3  6d 

8 juin -23  novembre  : à luy,  pour  rétablissements  de 
ravines  du  jardin  et  autres  ouvrages  qu’il  a faits  dans  la 
dépendance  du  château  de  Marly  (iop.).,.  272  2tt  103 

22  juin  : à luy,  pour  avoir  coupé  tout  le  bois  du  Mail 
que  l’on  a nouvellement  persé  dans  les  hauteurs  du 

parc 35gtt  â5 

17  aoust  : à luy,  pour  avoir  dressé  et  battu  de  deux 
voilées  1137  toises  carrées  de  terre  au  Mail.  2,55^  1 83  9d 
iA  septembre  : à luy,  parfait  payement  de  735H  A3 
pour  le  rétablissement  des  ravines  du  jardin  de  Marly  et 
la  recoupe  rebattue  de  deux  voilées  en  1697.  . 5 8 5 •+  As  ; 

7 décembre  : à luy,  pour  toutes  les  tontures  des  allées 
de  la  forest  de  Marly  qu’il  a fait  pendant  1698.  . 25ott 
A luy,  pour  7 AA  trous  qu’il  a fait  prez  le  Mail  où  il 
a voituré  et  planté  7AA  grandes  spées  de  charme  en 

motte 1 1 1 tt  1 2S 

2 5 may-23  novembre  : à Jean  Balagnv,  terrassier, 
pour  avoir  nettoyé  les  5 e bassins  de  la  rivière  de  Marly 
et  autres  ouvrages  (2p.) 176^ 

9 novembre  : à Guillaume  Coustance,  pour  le  batar- 

deau de  glaise  qu’il  a fait  au  travers  de  l’aqueduc  du 
bout  du  jardin  de  Marly  joignant  le  bassin  haut  de 
l’abreuvoir g6tt 

g-a3  novembre:  à Jacques  Bidard,  pour  avoir  fourni 
la  glaise  aux  deux  bassins  des  fontaines  des  prez  du  côté 
du  couchant,  l’avoir  façonnée  et  employée,  et  pour  réta- 
blissement de  glaise  à trois  fautes  de  la  dernière  pièce 

d’eau  de  Marly  (3p.) a A A N 

16  tévrier-3o  mars  : à Jacqués  Boulanger,  terrassier, 
pour  les  spées  de  charme,  chesne  et  de  bourseaux  qu’il  a 
levez  en  motte  dans  la  plaine  du  Trou  d’Enfer  et  dans  le 
bois  qui  est  au  derrière  de  l’étang  d’iceluy  (2  p.).  026^ 

16  mars  - 16  décembre  : à luy,  pour  avoir  repassé  au 
rateau  la  recoupe  au  pourtour  du  château  et  celle  des 
allées  des  ormes  en  portique  et  ouvrages  de  jardinages  en 

divers  endroits  de  Marjy  (9p.) 1019^ 

27  avril  : à luy,  pour  un  grand  orme  en  mannequin 
qu’il  a transporté  des  glacières  et  planté  au-dessus  de  la 

fontaine  du  rocher  de  Marly 8ott 

2 mars  : à Pierre  Boulanger,  pour  2 5 milliers  de 
grande  charmille  de  marque  qu’il  a arrachée  dans  la 
iorest  de  Marly  et  qu’il  a livrée  dans  led.  jardin  de  Marly 

75tt 

5 janvier- 20  juillet  : à Pierre  Champagne  et  Noël 
Lavenet,  terrassiers,  à compte  des  terres  qu’ils  remuent 
dans  la  dépendance  de  Marly  (1A  p.).  . 1 3 7 7 8 17“  2d 
5 janvier- 3o  mars  : à eux,  pour  69  toises  cubes  de 


! glace  qu’ils  ont  mis  dans  les  trois  glacières  de  Marly 

(a  P-) d9°tt 

27  avril  : à eux,  parfait  payement  de  546H  i5s  2d  à 
quoy  monte  la  recoupe  fine  qu’ils  ont  voiturée  de  Car- 
! rières-sous-Bois  dans  le  jardin  de  Marly  pendant  l’année 

1 dernière  1697,  à 33tt  la  toise 246H  i53  2d 

1 1 may-  7 décembre  : à eux,  sur  la  fine  recoupe  qu’ils 

ont  voiturée  pendant  la  présente  année  (11  p.) 

36 7 1 5S 

. 0 juillet- 21  décembre  : à eux,  sur  les  terres  qu’ils 
remuent  pour  ta  construction  de  l’abreuvoir  (10  p.).  . . 

io528tt  193  fid 

1 A septembre  - 26  octobre  : à eux,  sur  les  terres  qu’ils 

remuent  au  Mail  (A  p.) 7000^ 

9-23  novembre:  à eux,  sur  les  trous  qu’ils  ont 
louillés  dans  le  bois  de  la  Princesse  et  les  bonnes  terres 

qu’ils  y ont  raportées  (2  p.) 5ooti 

2 1 décembre  : à eux , sur  les  bonnes  et  mauvaises 
terres  qu’ils  ont  transportées  sur  les  glacis  de  l’allée  de  la 

ceinture  du  parc 5ooH 

5 janvier- 2,3  novembre  : and.  Lavenet,  pour  divers 
ouvrages  de  terrasses  et  de  jardinages  qu’il  a fait  dans  la 
dépendance  de  Marly  (9  p.) 65ott73  iJ 

8 juin  : à Michel  Rateau,  terrassier,  pour  le  sable 

commun  qu’il  a rapporté  sur  les  allées  au  derrière  des 
pavillons  des  deux  ailes  de  Marly,  et  pour  avoir  rétabli 
les  ravines aAH 

9 novembre -7  décembre  : à Jean  Greslot,  pour  avoir 
aydé  aux  fontainiers  à refaire  plusieurs  fautes  aux  plombs 
de  la  terrasse  du  château  et  aux  conduites  du  jardin 

(3p.) 8A«i53 

5 janvier- 7 décembre  : à Thomas  Marville,  terras- 
sier, pour  les  mauvaises  terres  qu’il  a fouillées  et  trans- 
portées dans  le  parc  de  Marly  et  la  bonne  terre  qu’il  a 

rapportée  dans  led.  parc  (i5  p.) A 2 5 0 125  nd 

5 janvier- 26  octobre  : à luy,  pour  menus  ouvrages 
qu’il  a fait  dans  le  jardin  et  autres  endroits  de  la  dépen- 
dance de  Marly  (8p.) ...  ....  5o3H  53 

19  janvier  : à luy,  parfait  payement  de  5 A 9^+  pour 
3o  toises  1/2  cube  de  terreau  qu’il  a livré  dans  le  jardin 

de  Marly  en  1 69  7 79^ 

2 mars-  1 2 octobre  : à luy,  pour  le  terreau  transporté 
à la  hotte  et  le  fumier  de  cheval  qu’il  a livré  dans  le 

jardin  de  Marly  en  la  présente  année  (5p.) 

6ofitii33Ad 

2-16  lévrier  : à luy,  pour  avoir  ôté  les  neiges  de 
dessus  la  glace  du  canal  au  pourtour  de  l’étang  du  Trou 
d’Enfer,  pour  Monseigneur  le  comte  de  Toulouze  qui  y 
a esté  glisser  (2  p.  ) 88tt 
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30  mars- 3 1 aoust  : à luy,  pour  voitures  de  grais  de 
Gros-Rouvre,  pierre  de  meulière,  terre  et  gravois  qu’il 

a voiturés  en  divers  endroits  de  Marly  (5  p.) 

i399tt9s6d 

27  avril  : à luy,  pour  voiture  de  perches,  des  bois  de 
la  vallée  du  Gros  Houx  dans  le  parc  de  Marly.  . 8itt5s 

1 1  may  : à luy,  pour  avoir  sablé  de  sable  de  rivière 
tous  les  sentiers  du  bois  de  la  Princesse  et  en  avoir  osté 
le  sable  commun 1 i6tt 

22  juin- 23  novembre  : à luy,  pour  1 8 journées  d’uçe 
voiture  à trois  chevaux  qu’il  a fourni  pour  voiturer  des 
perches,  des  bois  de  Noisy  au  jardin  de  Marly  (2  p.).  . 
io8tt 

6 juillet  : à luy,  pour  les  terres  reportées  dans  la  prin- 

cipale descente  du  château,  pour  remplir  une  grande 
ravine  et  autres  ouvrages 1 1 1 H 

20  juillet  : à luy,  pour  voilure  de  fine  recoupe  de 
carrière  de  la  coste  de  Marly,  joignant  la  pièce  des 

Quatre  Gerbes 6861*  h s 

31  aoust- 21  décembre  : à luy,  sur  les  terres  qu’il 

enlève  pour  construire  une  cour  au  bout  du  bâtiment 
rond  de  Marly  (5  p.) i6ooH 

1/1  septembre- 23  novembre  : à luy,  sur  les  terres 
qu’il  rapporte  en  plu  sieurs- endroits  du  parc  (3p.).... 
55ott 

5 janvier-  6 juillet  : à Jean  Vigor,  terrassier,  pour  les 
terres  bonnes  et  mauvaises  qu’il  a fouillées  et  enlevées  à 
Marly,  pendant  les  trois  derniers  mois  1 697  ( h p.).  . . 
tâ3itt  8S  Ad 

iy  janvier- 3 1 aoust  : à luy,  pour  la  fouille,  trans- 
port de  terre  et  ouvrages  de  terrasses  à Marly  (10  p.  ) 
2126**  185  id 

2 février- 6 juillet  : à luy,  pour  menus  ouvrages  en 
divers  endroits  de  Marly  (3p.) i85H 

I 6 février -3  aoust  : à luy,  pour  ouvrages  de  terrasses 

et  pierrées  à pierres  sèches  qu’il  a faits  pour  le  nouvel 
abreuvoir  de  Marly  (3p.) 63itt 

20  juillet  : à luy.  pour  fine  recoupe  voiturée  des  car- 
rières de  la  coste  de  Marly,  joignant  la  pièce  des  Quatre 
Gerbes 5 3 /1 1+ 1 1 s 

I I may  : à Guillaume  Cros.mer,  terrassier,  pour  avoir 

régallé  les  terres  de  plusieurs  allées  dans  les  bois  de  la 
Princesse 62*1 

7 décembre  : à Charles  Charboisel,  terrassier,  pour 

98  toises  courantes  de  rigolles  qu’il  a fait  au  derrière  du 
mur  du  parc  de  Marly. 7 3rt  1 o* 

19  janvier- 12  octobre  : à François  Galin,  pour  le 
terreau  et  fumier  de  cheval  consommé  qu’il  a livré  dans 


le  jardin  de  Marly  pour  les  plattes-bandes  des  allées  des 

ormes  en  boule  (2  p.) 903*1 

3o  mars  : à la  veuve  La  Rue,  pour  dix  journées  d’une 
voiture  qui  a transporté  plusieurs  démolitions  de  menui- 
serie  4o« 

12  may  : à Pierre  Maïeux,  pour  neuf  charretées  des 

gaulettes  qu’il  a voiture  de  la  forest  de  Marly,  où  elles 
ont  esté  coupées,  dans  le  jardin 5A*t 

8 juin  : à luy,  pour  17  journées  1/2  de  voiture  à 

3 chevaux  pour  voiturer  des  perches io5tt 

2 5 may  : à La  Vallée,  pour  voiture  de  perches  des 

bois  de  Noisy  dans  le  parc  de  Marly 90** 

1 1\  septembre  : à Delaunay,  voiturier,  pour  le  déblay 
qu’il  a fait  des  décombres , pour  l’établissement  des  trois 
carrières , à la  chaussée  où  l’on  tire  de  la  pierre  de  taille 

pour  Marly i8ott 

7 décembre  : à luy,  pour  io5  grandes  spées  de 
charme  en  motte  qu’il  a voiturées  de  la  forest  de  Marly, 
joignant  le  Mail 88** 

26  octobre  : à Guillaume  Arsent,  voiturier,  pour  le 

fumier  de  cheval  consommé  qu’il  a livré  dans  le  jardin 
de  Marly 1 7 T>+t  1 6S  8d 

9 novembre  : à Jean  Palleras,  pour  3 toises  cube  de 
fumier  de  cheval  consommé  , livré  aud.  jardin ....  6o** 

2.3.  novembre -7  décembre  : à Jacques  Lefebvre,  pour 
38â  grandes  spées  de  charme  en  motte  qu’il  a voituré 

avec  quatre  chevaux  ( 2 p.) 3oâ** 

2 3 novembre  : à luy,  pour  avoir  arraché  76  bornes  de 
pierre  aux  deux  faces  et  au  bout  de  l’abreuvoir  de  Saint- 
Germain  , et  les  avoir  voiturées  dud.  lieu  au  nouvel  abreu- 
voir de  Marly 190** 

2.3  novembre -7  décembre  : à Jean  Brandebourg, 
pour  avoir  déchargé  les  spées  de  grands  charmes  en  motte 
des  charettes  ou  elles  étoient  prez  du  Mail  à Marly 

(2  p.) 53** 

7 décembre  : à Pierre  Motte  l’ainé,  pour  2/19  spées 
levées  en  motte  sur  le  territoire  de  Fourqueux  pour 

planter  dans  le  bois  de  la  Princesse 7P  iâ’ 

A .Jaques  Breton,  pour  2 53  spées,  à 6S  pièce.  7 5H  1 8S 
A Thomas  Beauvais,  pour  700  spées,  idem..  . 210** 

13  avril -7  décembre  : à Jean  Rattier  , terrassier, 
pour  les  spées  de  chesne  et  de  charme  qu’il  a levées  en 
motte  dans  les  bois  derrière  l’étang  du  Trou  d’Enfer  et 
qu’il  a transportées  dans  le  bouquet  de  Marly  (3  p.).  . . 
398tt  1 3S 

27  avril -8  juin  : à luy,  pour  transport  de  recoupe  en 

divers  endroits  de  Marly  (2  p.) 162*1  as 

11  may  : à luy,  pour  avoir  rebattu , mouillé  et  sablé 
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de  sable  de  rivière  les  deux  contr’allées  de  la  rivière  de  j 

Marly > . ... i39**45  j 

a5  may -9  novembre  : à iuy,  pour  avoir  rétabli  les  | 
ravines  des  bosquets  de  Marly  et  enlevé  les  gravois 

(6  p.) . i 180**  3S 

il  may  : à François  Poirier,  jardinier,  pour  réta- 
blissement de  gros  treillage  à partie  des  apartemensverds 

du  côté  gauche  du  château  de  Marly 35** 

3o  mars-  27  avril  : à Pierre  Deslandes,  pour  la  glaise 
qu’il  a transportée  et  façonnée  au  jardin  de  Marly  (2p.) 

288**  1 is 

27  avril  : à Denis  Chevallier,  terrassier,  pour  avoir 
fait  un  décomble  dans  le  terrain  joignant  le  parc  pour 
découvrir  la  glaize  qui  a esté  employée  aux  pièces  d’eau 

60** 

27  avril- 6 juillet  : à François  Poirier,  jardinier, 
pour  le  treillage  qu’il  a rétabli  et  posé  en  divers  endroits 

du  jardin  de  Marly  (5p.) 2ti**i5s6d 

2 mars- 25  may  : à Jacques  Languets,  voiturier,  pour 
i285o  moyennes  perches  qu’il  a voiturées  des  bois  qui 
sont  sur  le  bord  de  la  commune  de  Noisy  dans  le  parc 

de  Marly  (5p.) 209**  ios 

22  juin  : à Thomas  Chalot,  bocheron,  pour  7500 
moyennes  perches  qu’il  a coupées  dans  les  bois  des  en- 
virons de  Noisy  pour  Marly 75** 

5 janvier-26  octobre  : à Pierre  Desloriers,  terras- 
sier, pour  nettoyement  d’aqueducs  et  bassins,  garde  des 
bosquets,  transport  de  fumier  de  cheval  et  menus  ou- 
vrages de  glaise , de  terrasses  et  de  jardinages  qu'il  a faits 

dans  la  dépendance  de  Marly  (21p.) io85**  i8s 

2 février- 2 mars  : à André  Gravé,  dit  La  Jeunesse, 
pour  les  ormes  qu’il  a levez  en  molle,  transportez  et 
plantez  dans  les  jardins  de  Marly  et  autres  menus  ou- 
vrages (3  p.) is3tt 

21  décembre:  à Nicolas  Borienne  et  autres, pour  divers 
menus  ouvrages  faits  dans  le  jardin  de  Marly.  1266*+  3S 
2-3o  mars  : à Jean  Thuillau,  jardinier,  pour  60 
milliers  de  moyens  plants  de  cliâteignier  qu’il  a livrez 
dans  le  bois  joignant  le  bosquet  de  Marly  (3  p.).  48o** 

2 mars -7  décembre  : à Pierre  Larivière,  pour  86 
milliers  de  charmille  de  marque  qu’il  a arrachée  dans  le 
petit  parc  de  Saint-Germain  et  dans  les  forests  de  Saint- 
Germain  et  Marly,  et  qu’il  a voiturez  dans  le  parc  de 

Marly  (3p.) i58**io3 

19  janvier- 16  février:  à Guillaume  Dolot,  jardinier, 
pour  79  grands  ormes  qu’il  a levez  en  motte  dans  le 
petit  parc  de  Saint-Germain  et  qu’il  a voiturez  dans  le 

parc  de  Marly  (3p.) 588**  163 

16  mars  : à luy,  pour  12  moyens  ormes  idem.  86**  83  j 


2 février  : à Nicolas  Redeau,  fermier  du  Vaucheron, 
parfait  payement  de  977*1  5S  pour  les  spées  de  charme 
qu’il  a voiturées  de  la  forest  de  Marly,  où  elles  ont  été 

levées  en  motte,  dans  le  jardin  de  Marly 4 a 7++  5“ 

16  mars  : à luy,  pour  quarante  gros  brins  de  charme 

idem 120** 

28  septembre  : à Jean  Cosson,  jardinier,  pour  2125 
gros  pieds  de  juliennes  blanches  doubles  qu’il  a livrées 

dans  led.  jardin  de  Marly i45**  i5s 

9 novembre  : à Buffet,  autre,  pour  1800  juliennes 

blanches  doubles  qu’il  a livrées  idem 126** 

5 janvier- 7 décembre:  à Martin  Perron,  voiturier, 
pour  la  voiture  de  s5iÔ2  spées  de  charmes,  de  châ- 
teigniers  et  d’épines  de  la  forest  de  Marly,  où  elles  ont 
été  levées  en  motte  et  plantées  dans  le  parc  de  Marlv 
(12p.) 6620**  1 7* 

1 9 janvier  : à Vivant  Merlin  , pour  trois  grands  ormes 

qu’il  a voiturez  du  petit  parc  de  Saint-Germain,  où  ils 
ont  esté  levez  en  motte,  dans  l’ancien  quinconge  au  bas 
de  la  rivière  de  Marly 36** 

2 mars  - 7 décembre  : à luy,  pour  les  grandes  spées 

de  charme  qu’il  a levez  en  motte  et  voiturez  à Marly 
(3  p.) 455** 

Somme  de  ce  chapitre  ....  93202** 8S  3d 

CHARPENTERIE. 

5 janvier- 7 décembre  : à Jean-Jacques  Aubert,  char- 
pentier, pour  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fait  en 
la  dépendance  du  château  de  Marly  (25  p.)  1 7 3 a 5+*  1 Gs 
28  septembre  : à luy,  pour  menus  ouvrages  aux  apar- 

temens  du  château.  4o**  7’  6d 

5 janvier- 3 1 aoust  : à Michel  Le  Bressan  et  Pierre 
JjAuvergnac,  charpentiers,  pour  les  ouvrages  de  char- 
penterie qu’ils  ont  faits  à Marly  en  1697  et  1698  ( i4  p.) 

i847**  8S  iod 

25  may- qo  juillet  : à eux,  sur  les  madriers  et  dosses 
de  batteau  qu’ils  ont  fournis  et  employez  au  pourtour 
de  la  pièce  des  Quatre  Gerbes  de  Marly  (5p.).  1 100** 
i3  avril:  aud.  Le  Bressan,  pour  sept  grands  bassins 
de  pierre  qu’il  a sortis  hors  du  parc  de  Marly.  ...  42** 
25  may  : à Lauvergnac,  pour  une  grande  caisse  de 

dosses  de  batteau  et  autres  ouvrages 3 4 ** 

t4  septembre- 21  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages 
de  charpenterie  qu’il  a fait  à Marly  (9  p.).  1 279**  7*  qd 
Somme  de  ce  chapitre.  . . . 21659**  o3  id 

COUVERTURE. 

16  mars- 12  octobre:  à Simon  Desciiamps,  couvreur, 
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sur  ses  ouvrages  de  couverture  en  divers  endroits  du 


château  de  Marly  (3p.) ’•  8oott 

g novembre  : à hiy,  pour  5o  bottes  de  lattes  a ardoise 

qu’il  a livré  au  magasin 5ott 

Somme  de  ce  chapitre 8f>ott 


MENUISERIE. 

16  mars-23  novembre  : à Jacques  Mirel,  menuisier, 
parlait  payement  de  6968^  2 8 6d  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  et  dépen- 
dances de  Marly  depuis  le  ier  décembre  1697  jusqu’au 

ier  juillet  1698  ( 1 1 p.) 3â67tt6s  7rt 

22  juin  - 17  aoust  : à luy,  pour  avoir  démonté,  graissé, 
remonté  et  rétabli  le  chariot  de  la  ramasse  (3  p.).. 
120N 

7-21  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  château 
pendant  les  mois  d’août , septembre  et  octobre  derniers 

(2p.) Goott 

19  janvier- 20  avril  : à Jean  de  Nel,  menuisier, 
parfait  payement  de  5991^  ios  2d  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à Marly  depuis  le 
19  may  1697  jusqu’à  présent  (6  p.)..  . • 1791*1  ios  2 
3 aoust  : à Louis  Nivet,  menuisier,  pour  ouvrages  de 

menuiserie  aux  pavillons  de  Marly 197*1 

16  mars-23  novembre  : à François  Millot,  menui- 

sier, parfait  payement  de  3702*+  16’ 8d  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  et 
dépendances  de  Marly  depuis  le  16  octobre  1697  jusqu’à 

présent  (9  p.) 2 685tt  38  gd 

7-21  décembre  : à luy,  sur  lesd.  ouvrages  de  me- 
nuiserie pendant  les  mois  d’août,  septembre  et  octobre 
(2p.) âoott 

Somme  de  ce  chapitre 926  os  6d 

serrurerie. 

5 janvier- 9 novembre  : à Joseph  Rouillé,  serrurier, 
sur  les  ouvrages  de  serrurerie  et  de  gros  fer  qu’il  a faits 
et  livrez  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (19  p.) 

55oott 

1 8 mars-  28  septembre  : à Fordrin,  serrurier,  parfait 
payement  de  1 982^+  1 05  pour  deux  grilles  de  fer  qu’il  a 
faites  pour  le  haut  et  le  bas  de  la  rivière  de  Marly  (8  p.) 

1812H  10’ 

3 aoust -7  décembre  : à René  Laloue,  serrurier,  pour 
menus  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  à la  pièce  des 
Quatre  Gerbes  pour  tenir  la  rocaille  ( h p.).  899^  7'  6d 
5 janvier- 21  décembre:  à Gaston  Martin,  serrurier, 
à compte  du  gros  fer  et  des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il 


a faits  et  livrez  en  la  dépendance  du  château  de  Marly 

(21p.) 9°oott 

17  août  : à Thomas  du  Vyon,  pour  les  brides  de  fer 
d’un  pied  et  de  8 pouces  de  diamètre  livrez  au  magasin 

de  Marly 1 iott  a" 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 17.32 19'  6d 

vitrerie. 

19  janvier- 7 décembre  : à Jean  Desormeau,  vitrier, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits 
au  château  de  Marly  depuis  le  mois  de  décembre  1697 
jusqu’au  mois  de  novembre  1698  (18  p.).  2816^0’  id 
27  avril  - 2 5 may  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  vitrerie 
qu’il  a fait  aux  pavillons  de  l’aile  gauche  du  château 


(2  p.) i85tt  18 

Somme  de  ce  chapitre 3ooitt  18  iu 


PLOMBERIE. 

16  mars-23  novembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
sur  la  main-d’œuvre  du  plomb  qu’il  a livré  et  employé 
en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (19  p.)  1^700^ 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

5-26  janvier  : à Gilles  Lemoyne,  fondeur,  parfait 
payement  de  i7573tt28gd  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  cuivre  de  fonte  qu’il  a livrez  au  magasin  en 

1697  (3  p.) 1073^  2 8 9d 

2 mars-2  3 novembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 

cuivre  qu’il  a livrez  en  1698  (22  p.) 9800^ 

Somme  de  ce  chapitre 1 087  3tt  2 8 gd 

PAVÉ. 

i3  avril- 3 1 aoust:  à Louis  Regnouf,  paveur,  sur  les 
ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  en  plusieurs  endroits  de  la 

dépendance  de  Marly  ( 1 3 p.  ) 1 0908*+ 1 1 8 

3i  aoust -7  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
pavé  qu’il  fait  au  nouvel  abreuvoir  de  Marly  (8  p.)..  • • 
i33oott 

Somme  de  ce  chapitre 26208^  1 15 

PEINTURE. 

5 janvier- 21  décembre  : à Louis  Poisson,  peintre, 
sur  les  impressions  de  grosse  peinture  qu’il  a laites  au 
château  et  autres  bâtimens  de  Marly  (23  p.)..  . 5ooott 
19  janvier -3  aoust  : à Lefebvre,  peintre,  parfait 
payement  de  4 567^*  2S  hà  à quoy  monte  la  peinture  en 
marbre  qu’il  a faite  en  la  dépendance  du  château  de 
Marly  en  1696,  1697  *698  (6  p.). . . . 181 7^  2S  V 

16  février  : à Estienne  Rourgault,  peintre,  pour  la 
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grosso  pointure  qu’il  a fait  aux  chaloupes  qui  sont  sur 
le  Canal  au  pourtour  de  l’étang  du  Trou  d’Enfer.  .... 
.................. i45tt  1 3*  gd 

18  may-3i  aoust  : à Bailly,  peintre,  à compte  de  la 
peinture  de  bronze  qu’il  doit  faire  à Marly  ( 6 p.).  1 45ott 

Somme  de  ce  chapitre 8Aiatt  t6s  id 

SCULPTURE. 

8 juin  : à Pierre  Varin  et  Pierre  Langlois,  sculp- 
teurs, pour  douze  groupes  d’enfans  qu’ils  ont  restaurez 
au  jardin  de  Marly 8 P 

6 juillet  - 3 aoust  : à eux,  pour  le  rétablissement  qu’ils 
font  aux  seize  grands  vases  de  plomb  posez  au  pourtour 
de  la  grande  pièce  d’eau  et  au-dessus  des  piédestaux  des 
escaliers  (2  p.) 24oN 

21  décembre  : à Antoine  Goisvox,  sculpteur,  à compte 
des  journées  qu’il  a employées  à Marly  pour  faire  des  j 
modelies 300^ 

17  aoust  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur,  pour  les 
fournitures  qu’il  a fait  pour  faire  le  modèle  en  grand 
de  la  pièce  des  Quatre  Gerbes  de  Marly 3 P 

Au  sr  Bertin,  pour  avoir  nettoyé  les  figures,  vases  et 

tableaux  de  Marly 1 6 58 

Somme  de  ce  chapitre 8 1 6 H 5 s 

marbrerie. 

t 4 septembre  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  les 
ouvrages  de  marbrerie  qu’il  a fait  aux  cinq  pavillons  de 
l’aile  gauche  en  1697 

CORDAGES. 

2 février:  à Estienne  Langlois,  cordier,  parfait  paye-  j 
ment  de  5 35*+  1 à quoy  montent  les  cordages,  seaux, 
pelles  et  clous  qu’il  a livrez  au  magasin  de  Marly  pen- 
dant l’année  1697 i35tt  \ 8S 

s3  novembre  : à luy,  sur  ses  fournitures  pendant  l’an- 
née 1698 200tt 

Somme  de  ce  chapitre 335tt  185 

OUVRAGES  D’OZIER  ET  GRAINE  D’HERBE. 

19  janvier- 5 juillet  : à Charles  Mezillier  et  à Mal- 

herbe, vanniers,  pour  377  mannes  d’ozier  de  diffé- 
rentes grandeurs  qu’ils  ont  livrées  au  magasin  de  Marly 
(5  p.) 1 5 2 tt 

12  octobre  : à Mezillier,  pour  5o  gerbes  d’ozier  franc 

qu’il  a livré  aud.  magasin.  5oti 

3o  mars  : à Guillet,  pour  4o  gerbes  d’ozier  franc 
livré  idem 4ott 

13  avril  : à Guillery,  pour  24  gerbes  idem..  . . 24^ 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


17-31  aoust  : à Catherine  Le  Roy,  pour  200  gerbes 
j idem  (2  p.  ) 2 00tt 

i3  avril- 12  octobre  : à Claude  Garnier,  grennetier, 
pour  2 4 sepliers  1/2  de  graine  d’herbe  de  bas  pré  qu’il 

; a livré  aud.  magasin  (2p.) i22tt  10' 

Somme  de  ce  chapitre 588tt  ios 

CHARBON. 

11  may-7  décembre  : à Jean  Gautier,  charbonnier, 
pour  ig3  inuids  de  charbon  qu’il  a livré  au  magasin  de 
Marly  depuis  le  mois  de  décembre  1697  (4  p.).  . . . 
67  5tt  1 os 

RAMONNAGES  DE  CHEMINÉES. 

5 janvier  : à Pierre  Varisse,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  et  racomodées  avec  du 
plâtre  au  château  et  autres  bâtimens  de  Marly  en  1697 
1 7 4+1 

i3  avril- 3 1 aoust  : à Jean  Padblain,  autre,  pour  ses 
ouvrages  jusqu’au  24  aoust  1698  (2  p.).  . . . i44tt  1 5’ 
Somme  de  ce  chapitre 3i8tt  i5s 

SABLE  DE  RIVIÈRE. 

19  janvier  : à Jacques  Aymond,  baltelier,  parfait  paye- 
ment de  5 5 4tt  8“  pour  693  muids  de  sable  de  rivière 
qu’il  a livré  dans  le  jardin  de  Marly,  à 16“  le  muid.  . 
3o4tt  83 

6 juillet- 21  décembre  : à luy,  pour  235e  muids  1/2 
de  sable  qu’il  a livrés  dans  led.  jardin  pendant  l’annéè 


1698  (9  P-)- 1972*+  i2s6d 

Somme  de  ce  chapitre  ....  1 2277^+  o5  6d 

R0CA1LLES. 


2 février  : au  sr  Drouard,  rocaillour,  pour  ouvrages 
de  rocailles  aux  deux  fontaines  de  Marly  nommées  les 

Pareilles 1 6ott  10* 

27  avril- 17  aoust  : à luy,  sur  la  rocaille  qu’il  fait  à 

Marly  (5  p.) 23ooH 

29  juin -7  décembre  : à luy,  sur  la  pierre  de  meu- 
lière et  de  Gros-Rouvre,  qu’il  fait  venir  de  Marly  pour 

Meudon  (i3  p.) 9800^ 

Somme  de  ce  chapitre 1 1760^  10* 

DIVERSES  DÉPENSES. 

i4  septembre  : à François  Gautier,  vuidangeur,  pour 
trois  dégorgemens  aux  fosses  d’aysances  du  château  de 

Marly i2tt 

5 janvier  : à Claude  Heurtier,  bourelier,  pour  4 pan- 
neaux de  cuir  de  bœuf,  de  3 pieds  de  longueur  sur  2 pieds 

2 5 


IMt'Rl 
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de  large,  avec  une  doublure  de  peau  de  veau  remplie  de 
boure,  qu’il  a fait  pour  mettre  autour  des  grands  arbres 
en  motte  que  l’on  transporte  pour  les  conserver. . . 4oH 
12  janvier  : à Langlet,  taillandier,  pour  les  oiitils  de 

fontainior  qu’il  a livrez  au  magasin 38tt  8* 

2 février  : à Godepain  , charon , pour  ouvrages  livrez 

au  magasin  de  Marly 27tt5s 

2 février- 17  aoust  : à Jacques  Marville,  pour  cha- 
riots, brouettes,  échelles  et  frette9  qu’il  a livrez  aud. 

magasin  (2  p.) - ••••  83tt  5S 

2 février- 9 membre  : à Pierre  Molière,  pour  sain- 
doux, chandelles,  balais,  huile,  clouds  et  autres  fourni- 
tures livrez  aud.  magasin  depuis  le  mois  de  septembre 

1697  jusqu’au  mois  de  novembre  1698  (3  p.) 

277N  1 1 s 9d 

îG  mars- 26  octobre  : à Thomas  Vitry,  fontainier, 
pour  fumier  de  cheval  consommé,  cuir  de  vache,  coutil, 
poix  raisiné,  mastic  et  autres  fournitures  par  luy  faites 

et  livrez  au  magasin  (5p.) 269^  i4s 

3o  mars  : à Jean  Durand,  taillandier,  pour  les  ciseaux 
en  bec  de  corbin  et  autres  outils  qu’il  a livrez  au  ma- 
gasin   58* 

A Savaste,  pour  264  grands  cerceaux  à cuve,  idem. 

i79HaS 

A Martin  Laroche,  pour  56  livres  de  filasse  godronnée 
qu’il  a fourni  pour  calfeutrer  les  croisées  du  rez-de- 

chaussée  du  château  de  Marly 18* 

27  avril  : à Jacques  Guesmard,  pour  une  corde  3/4 
de  bois  à brûler  pour  chauffer  les  ouvriers,  à i4H  ios  la 

corde 25^  7’  6d 

11  may  : à Le  Gocq,  maître  balancier,  pour  avoir 
racomodé  les  poids  du  magasin  de  Marly 38* 

2 5 may  : à Nicolas  Renaud  , épinglier,  pour  ouvrages 

de  fil  de  fer  au  jardin 35*  8S  4d 

A Joseph  Lindaur,  pour  ce  qu’il  a payé  aux  voituriers 
qui  ont  voituré  un  grand  orme  levé  en  motte  du  derrière 
du  grand  bâtiment  sur  le  chemin  de  Versailles  au  bas 

de  la  rivière 38* 

A Georges  Yvon,  pour  3oo  écbalats  qu’il  a faits  de 
bois  de  chàteignier  et  qu’il  a livrés  au  magasin . 3 1*  1 os 

3 juin  : à Julien  Lorry,  horloger,  parfait  payement 
de  7 7 5tt  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a faits  à 
l’horloge  de  la  chapelle  du  château  de  Marly.  . . . 2 25* 

22  juin  : à Nicolas  Le  Roy,  pour  61  tuiaux  de  18 
pouces  qu’il  a sortis  de  la  pièce  des  Quatre  Gerbes  de 

Marly  hors  le  parc  dud.  Marly 3o* 

22  juin -7  décembre  : à Claude  Le  Comte,  taillandier, 
pour  six  paires  de  ciseaux,  croissans  et  autres  outils  qu’il 


a livrez  au  magasin,  et  remôulage  de  quatre  serpes 

(4  p.)... 1 17tt 

28  septembre  : à Jean  Ghapelain,  pour  rateaux  , cer- 
fouëlles  et  ratissoires  qu’il  a livrez  au  magasin.  72*  121 
Somme  de  ce  chapitre 1616*  33  7d 

ENTRETENEZ! ENS  DE  MARLY. 

19  janvier- 21  décembre  : à Guillaume  Dunet,  pre- 
neur de  taupes,  pour  ses  gages  des  trois  derniers  mois 

1697  et  de  l’année  1698  (5  p.).., 1 2 5* 

3o  mars- 21  décembre  : à Thomas  Vitry,  ayant  l’en- 
tretien des  fontaines  et  recherche  des  plombs  sur  la 
terrasse  du  château  et  pavillons  de  Marly,  pour  le  der- 
nier quartier  1697  et  les  trois  premiers  1698  (4  p.).  . 

2000* 

17  aoust  : à luy,  pour  avoir  entretenu  et  monté  l’hor- 
loge pendant  une  année  finie  le  ier  aoust  1698,.  . 4o* 
3o  mars- 21  décembre  : à Louis  Garnier,  jardinier 
du  jardin  de  Marly,  pour  ses  gages  pendant  le  dernier 
quartier  1697  et  les  trois  premiers  1698  (4  p.)  1200* 
A Joseph,  garçon  fontainier  à Marly,  pour  ses  gages 

pendant  le  même  temps  (4  p.). 54o* 

A Liénard  Mimpon,  dit  Laroche,  autre,  idem  (4  p.). 

54o* 

6 juillet- 21  décembre  : à Duboiirg,  dit  Lamontagne, 
compagnon  fontainier,  pour  ses  appointemens  depuis  le 
i'r  juin  1698,  à raison  de  1000*  par  an  (3  p.).  . . . 

, 5 8 3*  63  8d 

Somme  de  ce  chapitre  ....  5028*  65  8d 

JOURNEES  D’OUVRIERS. 

5 janvier- 21  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  du  jardin 
de  Marly  depuis  le  1 5 décembre  1697  jusqu’au  20  dé- 
cembre 1698(27  p.) 13120*7' 

A ceux  qui  ont  travaillé  à la  démolition  de  la  fontaine 
des  Nappes  et  à plusieurs  réparations  en  lad.  dépendance 

pendant  le  même  temps  (25  p.) 4470*  17’  gd 

5 janvier  : à ceux  qui  ont  conduit  les  grands  ormes 
que  l’on  a levez  en  motte  dans  les  quinconges  du  petit 
parc  de  Saint-Germain-en-Laye  et  voilurés  dans  le  jar- 
din de  Marly  1 53*  1 8'  4d 

Somme  de  ce  chapitre  ....  17745*  3S  id 

CHÂTEAU  DE  NOISY. 

MAÇONNERIE. 

20  juillet  : à François  Gobin  et  la  veuve  Pierre  Bu- 
ret,  maçons,  parfait  payement  dô  1 9 4tt  185  3d  à quoy 
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montent  les  ouvrages  qu’ils  ont  faits  au  château  de 

Noisy  en  1697 94H  i8s  3d 

3 aoust  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  pendant  l’année 

1698 , 2 1 7tt  i6”  8d 

Somme  de  ce  chapitre  ....  3i2tt  1/15 1 id 

JARDINAGES  ET  TERRASSES. 

27  avril  : à Thomas  Marville,  terrassier,  sur  les  terres 

qu’il  remue  dans  le  jardin  potager  de  Noisy ioo1* 

7 décembre  : à luy,  pour  3oo  sommes  de  fumier  de 
cheval  qu’il  a livré  aud.  jardin,  à 7*  la  somme.  . 112^ 
27  avril  : à Jean  Arnou,  jardinier,  pour  /100  juliennes 
blanches  doubles  qu’il  a livrées  dans  le  jardin  potager  de 


Noisy,  â 6tt  le  cent 2 

Somme  de  ce  chapitre 236tt 


CHARPENTERIE  ET  COUVERTURE. 

28  septembre  : à Jean-Jacques  Aubert,  charpentier, 
pour  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  aud.  châ- 
teau  â/jtt  2“  4d 

conduite  de  grais. 

11  iriay-6  juillet  : à Denis  Anceau,  sur  la  conduite 
de  grais  qu’il  pose  depuis  le  parc  de  Noisy  jusqu’au  po- 
tager du  château  pour  y conduire  les  eaux  des  mares 
(5  p-) isoott 

VITRERIE. 

3 aoust  : à Jean  Desormeau  , pour  réparations  de  vi- 
trerie au  chateau  et  autres  bâtimens  de  Noisy  pendant 
1697  et  1698 6i«  i»  9d 

GROSSE  peinture. 

2 mars  : à Louis  Poisson,  peintre,  sur  les  impressions 
de  grosse  peinture  en  verd  qu’il  a fait  aux  nouveaux 
treillages  du  potager  de  Noisy iooH 

DIVERSES  DÉPENSES. 

i3  avril  : à François  Aubry,  pour  les  pierres  de  meu- 
lière qu’il  a transportées  dans  les  ornières  d’un  bout  de 
chemin  prez  Noisy  pour  le  rendre  praticable  aux  carosses 
5ott 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

5 janvier- 21  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  au  jardin  potager  de  Noisy 
depuis  le  20  décembre  1697  jusqu’au  20  décembre  1698 

(a5  P-) 832tti!i0d 
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MAÇONNERIE. 

i5  juin  : à Robert  Dubray,  maçon,  sur  la  maçonnerie 
du  1 egard  et  de  l’aqueduc  entre  la  pièce  d’eau  de  Lu- 
cienne et  le  regard  du  Jongleur i5ott 

29  juin- 2 novembre  : à luy,  sur  le  bâtiment  qu’il 
fait  de  neuf  et  ceux  qu’il  rétablit  pour  le  logement  des 

| ouvriers  (5  p.) 86ottios 

2 h aoust  : à luy,  pour  ouvrages  et  réparations  de  pavé 
sur  la  grande  digue  et  autres  endroits.  . . . 3o2H  1 15  8d 
6-20  avril  : à Pierre  Prévost,  maçon,  pour  le  carre- 
lage qu’il  a fait  de  neuf  dans  les  chambres  des  aparte- 
| mens  du  puisard  des  grands  chevalets  à my-coste  (2p.) 

• 292^  is  81' 

27  juillet- 21  septembre  : à Jacques  Lefebvre,  pour 
les  pierres  et  libages  qu’il  a livrez  pour  le  rétablissement 
de  la  grande  digue  de  la  Machine  et  des  pavés  qui  sont 
au  pourtour  (2  p.) 216^ 

30  novembre  : à luy,  pour  3oo  de  libages,  pour  ré- 

parer les  travées  du  devant  de  la  grande  digue,  à 3oH 
le  cent,  et  7 journées  de  voiture  à h chevaux,  à îo" 
par  jour 1 65+t 

12  janvier- 1\  may  : à Michel  Crosnier,  pour  deux 
cents  1 jh  de  moilon  et  100  blots  de  pierre  qu’il  a livrez 
pour  faire  un  mur  pour  soutenir  les  terres  du  costé  de 
la  montagne  contre  la  forge,  pour  pierrées  faites  pour 
l’écoulement  des  eaux  perdues  des  puisards  et  pour  réta- 
blissement de  logements  (3p.) 1 îqtt 

20  avril- ier  juin  : à Antoine  Hémont,  pour  le  moi- 
lon qu’il  a fournit  pour  le  rempiètement  des  terres  des 
isles  au-dessus  de  la  Machine  et  pour  remplir  les  trous 


que  les  grandes  eaux  ont  faits  (2  p.) 296**  55 

27  juillet  : à luy,  pour  5oo  sommes  de  sable  qu’il  a 

livré  pour  les  réparations  de  la  Machine 53tt 

i5  juin  - i3  juillet  : à Baptiste  Martin,  pour  le  cail- 


lou qu’il  a livré  pour  le  rétablissement  de  la  voûte  qui 
prend  des  pompes  aspirantes  et  passe  par  dessous  les 

bâches  du  grand  puisard  (2  p.) 85tt  iâs 

5 octobre-  16  novembre  : à Henry  Le  Vanneur,  pour 
le  moilon  qu’il  a livré  dans  les  rempiètemens  des  isles 
de  Croissy,  Gautier  et  la  Loge  pour  le  soutien  des  terres 

(3p.) 765tt 

i5  juin  : à Barthélémy  La  Roue,  pour  18  futailles  de 
chaux  qu’il  a livré  pour  la  construction  du  regard  et  de 
l’aqueduc  entre  la  pièce  d’eau  de  Lucienne  et  le  regard 
du  Jongleur 8/Rt 
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37  juillet  : à luy,  pour  A muids  de  chaux  qu’il  a livrez 
pour  la  construction  du  regard  et  de  l’aqueduc  par  où 
passe  la  conduite  de  1 8 pouces  qui  prend  les  eaux  de 

Lucienne  pour  les  conduire  à Marly 1 1 

1 9 octobre  : à luy,  pour  1 2 futailles  de  chaux  qu’il  a 
livrez  pour  la  construction  d’un  bout  de  mur  de  clôture 
et  pour  le  rétablissement  du  regard  du  réservoir  de 

Lucienne 5(3** 

i3  juillet  : à Gilles  Juel,  pour  3 muids  1/2  de  plâtre  j 
qu’il  a livré  pour  les  réparations  des  bâtimens  de  la 

Machine A5Kios 

A Lavenant,  chauflburnier,  pour  3 muids  de  chaux 
qu’il  a livré  pour  la  construction  du  bâtiment  qu’on  fait 

de  neuf  à la  Machine,  à 28^  le  muid • • 8 P j 

3o  novembre  : à Claude  Corvée,  pour  un  muid  de 
ciment  qu’il  a livré  pour  faire  réparer  les  conduits  du 
fonds  et  cotez  de  l’aqueduc  qui  conduit  les  eaux  de  La 

Selle  à la  Machine 

Somme  de  ce  chapitre 371  ott  1 2“  Ad 

TERRASSES. 

9-23  mars  : à Nicolas  Bourienne,  terrassier,  pour  les 
trous  qu’il  a faits  au  pourtour  de  la  pièce  d’eau  de  Lu- 
cienne et  d’à  my  coste  et  des  rigolles  pour  les  pierrées 
qu’il  a faits  pour  l’écoulement  des  eaux  perdues  des  pui- 
sards et  des  eaux  de  source  dans  l’enclos  de  la  Machine 

(2  p.) aâAtt 

25-29  juin  : à Jean  Méricourt,  pour  les  terres  et  le 
caillou  qu’il  a fouillez  pour  la  construction  du  regard 
entre  la  pièce  d’eau  de  Lucienne  et  le  regard  du  Jon- 
gleur, et  pour  avoir  démoli  2 5 toises  courantes  de  pierres 
de  taille  à l’aqueduc  du  Petit  Gresset,  et  autres  ouvrages 

(2  p.) A8H ios 

29  juin:  à Le  Roy,  pour  53  toises  cube  de  terres  qu’il 
a déblayées  pour  la  construction  de  l’aqueduc  par  où 
passe  la  conduite  de  18  pouces  qui  prend  les  eaux  de 


Lucienne  pour  les  conduire  à Marly 2i2tt 

Somme  de  ce  chapitre 5oAtt  ios 

CHARPENTERIE. 


12  janvier- 9 février  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La 
Porte,  charpentier,  parfait  payement  de  iiâoot)  pour 
l’entretien  qu’il  fait  des  charpentes  et  mouvement  de  la 


Machine  pendant  l’année  1697  (3  p.)..  .....  . iùoott 
23  février- 1 A décembre  : à luy,  à compte  dud.  en- 
tretien pendant  l’année  1698  (22  p.) 10750*1 


2 3 février  : à Noël  Bissonnet,  pour  les  perches  de 
chàteignier  qu’il  a livré  pour  amandier  les  outils  du 


magasin,  et  les  fagots  et  paille  qu’il  a fournis  pour  seicher 
dans  les  bâches  des  puisards  pour  les  rétablir.  . 1 7**  9“ 

6 avril  : à Pierre  Liart,  pour  96  toises  courantes  1 /A 
de  sciage  qu’il  a fait  pour  les  ouvrages  de  menuiserie  de 

la  Machine 20**  5 5 

ier  juin- 21  septembre  : à Antoine  Ringuet,  charon, 
pour  go  toises  1/2  de  bois  de  charme  qu’il  a livré  pour 
employer  à faire  des  boules  de  piston  pour  les  corps  de 
pompe  des  puisards  de  la  Machine  (2  p.).  160**  1 7’  6d 
i5  juin  : à Henry  Lefebvre,  pour  un  arbre  de  roue 
et  quatre  pièces  de  bois  de  charpente , apartenant  .au 
Roy,  qu’il  a péchez  dans  le  canal  au-dessous  de  la  Ma- 
chine   2 5** 

39  juin  : à Renault,  pour  200  huches  de  bois  d’an- 
delle 1 qu’il  a livrées  pour  employer  à fondre  les  cuivres 
pour  la  soupape  de  la  conduite  de  18  pouces  qui  prend 
les  eaux  de  Lucienne  pour  les  conduire  à Marly . . . 26** 

5 octobre  : au  s1'  Audry,  marchand  de  bois  à Paris,  à 
compte  des  bois  qu’il  a livrez  pour  faire  des  embrasures 

aux  roues  de  la  Machine 200** 

2 - 3o  novembre  : à Estienne  Chateauvert,  pour  le 
sciage  qu’il  a fait  des  embrassures  et  courbillons  pour  les 

roues  delà  Machine  (2  p.) îAg**  i2a6d 

Somme  de  ce  chapitre 127/19^  A5 

CUIRS. 

1 2 janvier  : à la  veuve  Marcille,  de  Sedan,  pour  son 
remboursement  des  voitures  de  Liège  aud.  Sedan,  et 
droits  d’entrées  du  royaume  qu’elle  a payés  pour  les 
cuirs  qui  sont  venus  pour  la  Machine  pendant  l’année 
dernière,  y compris  îoo**  de  gratification  à cause  des 
soins  quelle  a pris  à la  réception  et  envoy  desd.  cuirs.  . 
282**  5“ 

36  janvier- 23  mars  : à Claude  Robin,  pour  2 A cuirs 
de  vache  qu’il  a livrez  pour  employer  aux  réparations  des 
joins  des  bâches  des  puisards,  à ioH  pièce  (2  p.).  2Ao** 

2 3 mars- 19  octobre  : à Pierre  Nollant,  pour  dix 

cuirs  forts  tannez  qu’il  a livrez  pour  les  clapets  et  pistons 
des  corps  de  pompe  (A  p.) 3oo** 

A may-  2 novembre  : au  sr  Clerx,  pour  son  rembour- 
sement de  36  cuirs  forts  arrivez  à la  Machine,  des  droits 
de  sortie  qu’il  a pavez  à Guillaume  Bleret,  tanneur  à 
Liège,  et  225  livres  de  cloud  à piston  arrivez  de  Liège 

pour  lad.  Machine  (3p.) i3gitt  i' 

1 3 juillet  : à Noiret,  pour  la  voiture  de  2 A cuirs  de 

1 Bois  d’andelle,  boi.f  à brûler,  presque  tout  de  hêtre, 
plus  court  d’un  pied  que  le  bois  ordinaire,  qui  prend  son 
nom  de  la  rivière  d’Andclle  qui  tombe  dans  la  Seine.  (Dict. 
de  Trévoux  et  Littré.  ) 
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Liège  et  un  panier  de  clou  à piston,  qu’il  a payée  depuis 
Sedan  jusqu’à  Paris,  et  les  droits  de  poids  du  Roy  et 


autres  frais rj3 

Somme  de  ce  chapitre 2a53H  i3s 


GOUDRON  ET  CORDAGES. 

i3  juillet  : à Pierre  Boivin,  pour  3i5  livres  de  vieux 
cordages  goudronnez  qu’il  a livrez  pour  faire  du  calfat 
pour  servir  à réparer  les  haches  des  puisards  de  la  Ma- 
chine  33tt  13*  6“ 

7-21  septembre  : au  sr  Vanderiiuest,  marchand  à 
Rouen,  sur  le  bray  et  goudron  qu’il  a livrez  pour  em- 
ployer aux  charpentes  de  la  Machine  (2p.) 455^ 

9 février  : à la  veuve  Nicolas  Laiiogue,  pour  5oo  li- 
vres de  vieux  cordages  goudronnez  qu’elle  a livrez  pour 


faire  du  calfas  pour  la  Machine 5oH 

16  novembre  : à Nicolas  Bertin,  pour  65o  livres  de 

vieux  cordages 48*t  i5‘ 

Somme  de  ce  chapitre 577N  7“  Gd 

COUVERTURE. 


24  aoust-16  novembre  : à Charukl,  couvreur,  à 
compte  de  l’entretien  qu’il  fait  des  couvertures  du  bâti- 
mens  de  la  Machine  en  1698  (2p.) 25ott 

PLOMBERIE. 

5 octobre- 3o  novembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 

à compte  des  plombs  qu’il  a fourni  pour  le  regard  du 
réservoir  de  Lucienne  et  autres  endroits  de  la  Machine 
(a  p.) 4oott 

SERRURERIE. 

12  janvier -9  février  : à Piiilippes  Renault,  serrurier, 
parfait  payement  de  11200N  à quoy  monte  l’entretien 
qu’il  a fait  des  ouvrages  de  forge  et  de  serrurerie  de  la 
Machine  pendant  la  dernière  année  de  son  bai) , finie 
le  dernier  novembre  1697  (3p.) i200tt 

9-28  mars  : à luy,  pour  led.  entretien  pendant  le  i 
mois  de  décembre  dernier  (2  p.) 9 3 3 H 63  8d 

6 avril -4  décembre  : à luy,  sur  lcd.  entretien  pendant 

la  présente  année  1698  (19  p.) qhoob 

2 3 février  : à luy,  pour  les  fers  d’augmentation  qu’il 
a livrez  et  employez  tant  aux  corps  de  la  Machine  qu’aux 
charpentes  des  digues  et  rempièlement  des  isles  en 
i697 577tt  1 7*  3d  ! 

9 février  : à Martin  Raciion,  pour  le  payement  du 
petit  fer  plat  et  en  lame  qu’il  a livré  pour  fretter  les  j 

boules  de  piston 42tt  ios  7d 


i5  juin  : à luy,  pour  les  fers  et  acier  qu’il  a livrez 
au  magasin  de  la  Machine 1 1 3tt  8S  9d 

1 o a oust  : à la  veuve  et  aux  héritiers  Pierre  Noiret, 
pour  clous  à vannes  à calfeutrer  et  autres  marchandises 
qu’il  a livrées  aux  magasins  de  la  Machine.  . . 355^  3S 

Somme  de  ce  chapitre 12722^  6S  3d 

CHARBON  ET  HUILE. 

2 3 février  : à Jean  Gautier,  pour  3o  muids  de  char- 
bon de  bois  de  provision  qu’il  a livré  pour  l’entretien 
des  cuivres  et  réparations  des  ouvrages  de  plomberie.  . 
io5tt 

10  aoust  : à Antoine  Bruslé,  pour  douze  voyes  de 
| charbon  de  terre  qu’il  a livré  pour  la  Machine,  à 28tt  la 

| voye 337++ 

26  janvier  : à François  Renault,  parfait  payement  de 
602*1  à quoy  montent  la  chandelle  et  pots  à brûler  qu’il 
a livrez  à la  Machine  pendant  les  six  derniers  mois 
1697 352tt 

6 avril  - i 4 décembre  : à luy,  sur  ses  fournitures  pen- 
dant l’année  1698  (3  p.) 800*1 

Somme  de  ce  chapitre 1 5 9 A 

diverses  dépenses. 

28  février  : à Suzanne  Rebullet,  dite  Desjardins,  pour 

4o  aunes  de  coutil  qu’elle  a livré  pour  réparer  les  joins 
des  bâches  des  pu  isards a8tt 

29  juin  : à Louis  Legrand,  taillandier  à Saint-Ger- 

main-en-Laye,  pour  avoir  raconunodé  huit  coignées  à 
charpentier,  une  besogne1  et  deux  Lèches  qu’il  a livrées 
pour  les  besoins  du  magasin 25tt  io‘ 

7 septembre  : à Henry  Lefebvre,  pêcheur  au  port  de 

Marly,  pour  son  payement  de  la  pêche  de  soixante  pièces 
de  bois  de  la  Machine  que  les  grandes  eaux  avoient  em- 
portées dans  le  fonds  du  canal  au-dessous 5itt 

A Jacques  Lefebvre,  voiturier  au  Pecq,  pour  4 jour- 
nées de  voitures  à 12  chevaux  et  une  d’une  à 4 chevaux 
qu’il  a employées  à voiturer  six  grandes  pièces  de  bois, 
de  Moulineaux  prez  Saint-Prix,  et  autres  choses..  i54tt 
A Charles  Delaunay,  autre,  pour  4 journées  de  voi- 
ture à 1 2 chevaux  pour  idem.  . . i44tt 

A François  Michel,  serrurier  à Poissy,  pour  outils  qu’il 
a livrez  pour  les  charpentiers  et  ceux  qu’il  a racommodez 

à la  journée  du  Roy 4ott  i‘ 

5 octobre  : à Louis  Manceau  , charon , pour  1 2 brouettes 

1 La  besaigüe  est  un  outil  de  charpentier  taillant  par  les 
deux  bouts. 
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qu’il  a livrées  pour  l’enlèvement  des  terres  du  nouvel 
aqueduc  et  du  regard  fait  au  réservoir  de  Lucienne.  A 2^ 
19  oclobre  : à François  Boucault,  pour  la  voiture, 
depuis  Sedan  jusqu’à  Paris,  qu’il  a payée  pour  12  cuirs 
de  Liège  et  200  livres  pesant  de  clous  à piston.  37tt  As 
A Nicolas  Cuqu,  pour  deux  grands  crics  qu’il  a fait 
de  neuf  pour  servir  à lever  les  équipages  dans  les  pui- 


sards  6ott 

16  novembre  : au  sr  Michel,  pour  douze  picqs  et  six 

pioches  qu’il  a livrez  au  magasin 3oK 

Somme  de  ce  chapitre 6 1 1 N 1 5S 


JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  LA  MACHINE. 

12  janvier- 1 A décembre  : aux  charpentiers,  serru- 
riers et  autres  ouvriers  employez  à la  journée  du  Roy 
pour  l’entretien  de  la  Machine,  pour  leurs  journées  de- 
puis le  20  décembre  1697  jusqu’au  i3  décembre  1698 

(25  p.) 17319^  i53 

7 septembre- 16  novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé 
au  regard  du  réservoir  de  Lucienne,  aux  réparations  des 
puits  et  aqueducs,  et  autres  ouvrages  (6  p.).  i732W5d 
Somme  de  ce  chapitre. ...  1 900  itt  1 5S  5d 

FONTAINEBLEAU. 

MAÇONNERIE. 

3o  mars -2  novembre  : à Mathurin  Hersant,  entre- 
preneur, parfait  payement  de  5A37tt55  2d  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  écuries 
de  Fontainebleau  pendant  l’année  1697  . . 2857tt5s  2d 
9 mars  - 1 A décembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 


pendant  l’année  1698  (10  p.) 6AooH 

Somme  de  ce  chapitre 9207^  5S  2d 


LABOURS  ET  TERRASSES. 

16  mars-A  may  : à Jean  Frichet,  François  Goujon 
et  Nicolas  Passedroit,  pour  les  routtes  qu’ils  ont  en- 
trepris de  faire  dans  la  forest  de  Fontainebleau  (3  p.). 

3oitt  1 2S  6d 

1 3 avril  - 3o  novembre  : au  sr  Marchand  et  à sa  veuve, 
pour  les  labours,  semages  et  fumages  qu’il  a faits  aux 
parquets  des  plaines  des  environs  de  Fontainebleau 


(3  p.) •' 

Somme  de  ce  chapitre 1 217^  12“  6d 


charpenterie. 

A may-i5  juin  : à Bonnaventure  Mortillon,  char- 


pentier, parfait  payement  de  778**  i3s  pour  les  ouvrages 
de  charpenterie  qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau 

en  1697  (2  P1) * A28H  i35 

18  may- 5 octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  l’année  1698(3  p.) 900^ 

i3  avril  : à Berrurier,  charpentier,  pour  les  répara- 
tions de  charpenterie  qu’il  a fait  aux  parquets  des  envi- 
rons de  Fontainebleau  qui  avoient  esté  renversez  par  le 

vent 282** 

1 0 aoust-  3o  novembre  : à luy,  pour  réparations  à l’en- 
ceinte des  pallis  de  la  forest  en  1698  (2  p.).  A8itt  6S  8d 
ier  juin  : à la  veuve  Tiger,  charon,  pour  les  ouvrages 
de  charonnages  qu’elle  a fait  faire  pour  le  château  de 


Fontainebleau  en  1697 85tti25 

Somme  de  ce  chapitre  ....  1896^  1 15  8d 


COUVERTURE. 

16  novembre  : à Lienard  Caquet,  pour  avoir  fait  aux 
écuries  des  gardes  à la  Coudre  1 8 toises  1 /3  de  couver- 


ture de  paille,  à 3tt  5 5 la  toise 5gtt  1 is  8d 

A Lienard  Doreclause,  pour  7A  toises  1/6  de  cou- 
verture au  chenil  de  la  Louveterie,  aux  écuries  des 
gardes  suisses  et  autres  endroits 2Aitt  iod 

Somme  de  ce  chapitre 3oott  1 25  6d 


MENUISERIE. 

2 mars- 27  juillet  : à Thomas  Sçauret,  menuisier, 
parfait  payement  de  A 7 7 4*+  is  2d  à quoy  montent  les  ou- 
vrages et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  châ- 
teau de  Fontainebleau  en  1697  (5  p.) . . . 1788^  i°2J 
i3  avril- 1 A décembre  : à luy,  sur  lesd.  ouvrages  de 

menuiserie  pendant  l’année  1698  (9  p.) AAoott 

Somme  de  ce  chapitre..  ....  Ci83tt  is  2d 

SERRURERIE. 

A may-i5  juin  : à la  veuve  Bossignol,  serrurier,  par- 
fait payement  de  1179^  io*  3d  à quoy  monte  la  serru- 
rerie qu’il  a faite  au  château  de  Fontainebleau  (2  p.).  • 
A 7 9*1  101  3d 

18  may-iA  décembre  : à elle,  sur  les  ouvrages  de 
serrurerie  aud.  château  pendant  l’année  1698  (A  p.).  . 

9Ç»ott 

i3  juillet  : à La  Brie,  serrurier,  pour  menus  ouvrages 
de  serrurerie  en  la  dépendance  du  château  de  Fontaine- 
bleau en  l’année  dernière,  pendant  le  séjour  du  Roy.  . . 

23^  19’ 

1 Ap3H  gs  3d 


Somme  de  ce  chapitre. 
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VITRERIE. 

â may-ier  juin  : à la  veuve  Tisserand,  vitrier,  pour 
la  vitrerie  qu’elle  a faite  au  château  de  Fontainebleau 
pendant  l’année  dernière  1697  (2  p.) 83 

PEINTURE. 

20  février- ier  juin  : au  sr  Spazement,  peintre,  pour 
un  tableau  qu’il  a fait  dans  le  cabinet  de  Monseigneur 
le  duc  de  Bourgogne,  à Fontainebleau  (3  p.).  . . 3ooH 
ik  décembre  : à Estienne  Bourgault,  peintre,  pour 
ouvrages  de  verny  faits  dans  l’apartement  de  madame  la 


princesse  de  Conty,  aud.  château 267^  i59 

27  juillet  : à Dubois,  peintre,  pour  ses  ouvrages  de 
peinture  aud.  château  en  1697 175H  17’ 

Somme  de  ce  chapitre 733tt  123 

PLOMBERIE. 


ie‘  juin  : à Jacques  Lucas  , plombier,  pour  ses  ouvrages 
de  plomberie  au  château  de  Fontainebleau  pendant  l’an- 
née 1697 38h 

pavé. 

k may-ie‘  juin  : au  sr  Marchand,  paveur,  parfait 
payement  de  6o3H  2S  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
pavé  qu’il  a fait  à Fontainebleau  pendant  l’année  1697 


(2  p.) . âo3«  2S 

10  aoust-3o  novembre  : à luy,  à compte  de  sesd. 
ouvrages  pendant  l’année  1698  (3  p.).. 700^ 

Somme  de  ce  chapitre 1 io3H  is 


DIVERSES  DÉPENSES. 

5 janvier  : à Varisse,  ramonneur,  pour  229  chemi- 
nées qu’il  a ramonnées  pendant  la  présente  année  en  la 

dépendance  du  château 68^  iks 

3o  mars  : à Branlard,  fayancier,  pour  trois  douzaines 
de  bouteilles  de  verre,  pour  mettre  de  l’eau  de  fleur 
d’orange,  qu’il  a fourni  pour  l’orangerie  du  château  de 

Fontainebleau j 5^  1 8S 

i3  avril  : aux  habitans  de  Fontainebleau  et  d’ Avon, 
pour  les  blés  qu’ils  ont  ensemencés  aux  environs  de 
Fontainebleau  et  d’Avon  en  1696  et  recueillis  en  1697, 

en  256  arpens  35  perches 384tt  io“6d 

1 8 may-21  septembre:  à Rebours,  dit  La  Brie,  pour 
le  bled  qu’il  a fourni  et  porté  pour  la  nouriture  des 
perdrix  et  des  faisans  estans  dans  les  parquets  des  en- 
virons de  Fontainebleau,  pendant  une  année  (2  p.).  . . 

54 7*t  ioJ 

20  may  : au  sr  Meunier,  président  au  Présidial  de 


Melun,  A3tt  101  pour  17  perches  1/2  de  bois  qui  lui  ont 
été  pris  dans  un  bois  à lui  apartenant,  contigu  à la  fo- 
rest  de  Fontainebleau  aux  environs  des  ventes  du  Cbesne 
aux  chiens,  dans  lequel  on  a fait  passer  une  roulte  de 
1 2 pieds  de  large  que  le  Roy  a ordonné  estre  faite  dans 
la  foresl  de  Fontainebleau,  à raison  de  5o  sols  pour 
chacune  perche,  qui  est  2.5ott  pour  l’arpent,  y compris 
les  baliveaux  et  les  taillis  qui  ont  esté  coupez  et  arrachez 
dans  lesd.  17  perches  1/2,  et  3itt  5 5 pour  le  dommage 
que  lad.  routle  fait  au  bois  dud.  sr  Meunier,  parce  que 
cela  le  sépare  en  deux,  suivant  l’arpentage  du  sr  Bil- 

LA  U DEL  . ry5tt 

27  juillet  : au  sr  de  la  Tour,  parfait  payement  de 
s86tt  is  6d  à quoy  montent  les  planchers  qu’il  a fait 

frotter  et  mettre  en  couleur  au  château  en  1697 

i36tt  15  6d 

îâ  décembre  : à luy,  idem,  pendant  l’année  1698.  . 

i5ott 

10  aoust  : à Gibon,  pour,  avec  ntt  qui  luy  sont 
déduits  pour  neuf  vieux  panneaux  de  fil  de  laton  pesant 
22  livres  qui  luy  ont  esté  donnez,  à tos  la  livre,  faire 
le  parfait  payement  de  io3tt  pour  les  ouvrages  de  fil  de 
lalon  qu’il  a fait  et  fourni  au  jeu  de  paume  du  château 

de  Fontainebleau  pendant  la  présente  année 92** 

2 novembre  : à la  veuve  Lasalle,  pour  i3s  boisseaux 
de  bled  acheptez  pour  semer  dans  les  onze  parquets  des 

plaines  des  environs  de  Fontainebleau 209*+  i6s 

16  novembre  : à M.  le  marquis  de  Montmorin,  pour 
son  remboursement  des  dépenses  extraordinaires  qu’il  a 
fait  pour  les  parquets  des  environs  de  Fontainebleau 


pendant  l’année  1698 568H  2S 

Somme  de  ce  chapitre 2267**  12" 


ENTRETENEMENS  DE  FONTAINEBLEAU. 

5 janvier  - 17  juillet  : à Cousturier,  ayant  l’entretien 
de  toutes  les  conduites  de  fer,  tant  dedans  que  dehors 
le  parc,  et  celle  de  grais  depuis  Samois  et  la  Madeleine 
jusqu’au  haut  du  pavé  des  Basses-Loges,  pour  ses  gages 
pendant  les  six  derniers  mois  1697  ^es  s*x  premiers 

1698  (2  p.) /,oott 

5 janvier- 27  juillet  : à Simon,  ayant  celui  des  pallis 
des  sept  parquets  des  plaines  des  environs  de  Fontaine- 
bleau, pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (2  p.).  . 

1 2 ott 

A Rebours,  dit  La  Brie,  garde  des  pallis  de  la  forest 
de  Fontainebleau,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps 

(2  P-) 3oott 

5 janvier- 3o  novembre  : à luy,  comme  garde  des 
parquets  des  plaines  des  environs  de  Fontainebleau,  pour 
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ses  gages  pendant  le  même  temps,  à raison  de  4oo*+  par  j 
an  pour  luy  et  de  3oo*+  pour  ses  garçons  (2  p.).  700** 

5 janvier- 7 septembre  : à luy,  pour  ses  gages  pen- 
dant le  même  temps,  à cause  de  l’entretien  qu’il  a fait 

des  routles  de  lad.  forest  (4  p.) 8oo*+ 

3o  mars  : à Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien  de  l’hor- 
loge du  château  pendant  les  neuf  derniers  mois  1697 

75+* 

4 may-3o  novembre:  à Deuvaux,  pour  l’entretien 

et  nettoyement  des  cours  des  Offices,  du  Cheval  blanc, 
des  héronnières,  et  autres  endroits,  pendant  une  année  j 
finie  le  dernier  septembre  1698  (2  p.) t9att 

lx  may-3o  norembre  : à Nicolas  Martin,  pour  l’en- 
tretien des  fossez  du  château  (2  p.) 5o+* 

A Simon  Courcelles,  pour  l’entretien  des  cours  de 
l’Ovalle,  des  fontaines  de  la  Reyne,  de  la  chapelle  et  de 
la  Conciergerie,  escalliers,  perrons,  passages,  corridor,  j 
terrasses  et  balcon  du  château , pendant  les  six  derniers 
mois  1697  et  les  six  premiers  1698  (2  p.).  ....  t85*+ 
Somme  de  ce  chapitre 2822*+ 

! 

JOURNÉES  D'OUVRIERS. 

5 janvier- 1 5 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 

vaillé à la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  du  château 
de  Fontainebleau  depuis  le  21  novembre  1697  jusqu’au 
11  décembre  1698  (19  p.) 2/159*+  7*  1()d  \ 

5 janvier  : à ceux  qui  ont  travaillé  à remplir  les 

six  glacières  du  château 708*+ i6s 

1 6 novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  au  nettoye-  j 
ment  des  cours  et  galleries  pendant  et  après  le  séjour  du  j 

Roy  à Fontainebleau 709++  16' 

Somme  de  ce  chapitre ....  3872*+  1 gs  1 od 

CHAMBORD. 


MAÇONNERIE. 

23  mars- 19  octobre  : à Châtelain,  pour  les  entre- 
tiens de  la  maçonnerie  du  château  de  Chambord  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1697  et  les  six  premiers 

1698  (4  p.) 20°tt 

2.3  mars  : à luy,  pour  avoir  fait  remplir  de  glace  lu 

glacière  dud.  château 7 ^ 

i3  avril  - 1 5 juin  : à luy,  parfait  payement  de  1062++ 
i6!  9d  à quoy  montent  ses  ouvrages  de  maçonnerie  aud. 
château  pendant  l’année  1697  (2  p.).  . . . 462*+  i6s  9d 
A luy,  pour  ses  ouvrages  de  maçonnerie  aux  murs 

du  parc  dud.  château  (2  p.) 7 

1 0 aoust  - 1 9 octobre  : à luy,  à compte  du  rétablisse- 


ment des  brèches  des  murs  de  clôture  du  parc  et  autres 

réparations  de  maçonnerie  (3p.) 800++ 

Somme  de  ce  chapitre 201 2+*  35  9'1 

OUVRAGES  DE  TERRASSES. 

1 9 octobre  : à Valet,  pour  les  terres  qu’il  a enlevées 
du  nouveau  cimetière  pour  former  la  chaussée  et  les  re- 
vers le  long  du  mur  de  face  dud.  cimetière  et  des  pieux 
battus  à la  chaussée  du  Puis,  entre  deux  ponts  de  bois 

(a  p.) 63++  65  6d 

A Boyer,  pour  le  fossé  qu’il  a fait  de  neuf  et  rétably 
le  long  des  glacières  pour  empêcher  les  eaux  sauvages 

de  la  faisanderie  de  tomber  dedans 8*+ 1 os 

Somme  de  ce  chapitre 71++  i6s  6d 

charpenterie. 

2 3 mars  - 19  octobre  : à la  veuve  Bouret,  charpentier, 
et  Dinocheau,  son  gendre,  pour  les  entretiens  de  la 
charpenterie  des  bâtimens  dépendans  du  château  de 
Chambord  et  des  palis  des  faisanderies  et  remises  à gi- 
bier du  parc,  pendant  les  six  derniers  mois  1697  ^es 

six  premiers  1698(4  p.) 3oo++ 

i3  avril- i5  juin  : à eux,  parfait  payement  de  448*+ 
8S  6d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il 
a faits  dans  la  dépendance  de  Chambord  en  1697  (2p.) 

288**  85  6d 

22-  juin  : à eux,  pour  les  terres  qu’ils  ont  transpor- 
tées sur  les  chaussées  des  ponts  du  Pinet,  de  Riporcher 
et  de  Lormettrou  dans  le  parc  de  Chambord,  sur  la  fin 

de  1697 7°tt  1^s  9d 

19  octobre  : à Dinocheau,  pour  ses  réparations  de 

charpenterie  au  château  et  dépendances 1 00++ 

i3  avril  : à Raby,  scieur  de  long,  parfait  payement 
de  89*+  35  à quoy  monte  le  bois  qu’il  a lait  débiter  dans 
les  chantiers  de  S.  M.  à Chambord  en  1697 . . . 3 y*+  3 
19  octobre  : à Jean  Faury,  autre,  pour  le  bois  qu’il  a 
débité  pour  faire  des  madriers  pour  les  ponts  et  de  la 

conlrelatte 4o++  i4 

Somme  de  ce  chapitre 838*+ 196  3 

COUVERTURE. 

2 3 mars  - 19  octobre  : à Tesnier  et  Lhoste,  couvreurs, 
pour  l’entretien  des  couvertures  du  château  de  Chambord 
et  dépendances  pendant  les  six  derniers  mois  1697  et 

les  six  premiers  1698  (4  p.) 36o++ 

i3  avril- 1.5  juin  : à eux,  pour,  avec  t4o*+  qui  leur 
sont  déduits  pour  20  toises  de  couverture  d ardoise 
neuve  qu’ils  sont  obligés  de  faire  par  1 ordonnance  de 
1697  suivant  le  marché,  faire  le  parfait  payement  de 
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4titt  25  8'1  à quoy  montent  les  ouvrages  de  couverture 

qu’ils  ont  fait  en  1697  (2  p.) 971^  2S  gd 

19  octobre  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  de  couverture, 

outre  leur  entretien,  pendant  1698 fio^ 

1 3 avril  : à Louis  Bocquet,  autre,  parfait  payement 
de  io3tt  123  a quoy  monte  la  couverture  de  chaume 
qu’il  a laite  en  la  dépendance  du  château  en  1697.  . . . 

78^  1 2 3 

Somme  de  ce  chapitre 7 6-4 H i4s  8d 

MENUISERIE. 

2.3  mars  - 19  octobre  ; à la  veuve  Bonnet,  menuisier,- 
pour  l’entretien  des  ouvrages  de  menuiserie  du  château 
de  Chambord  et  dépendances  pendant  les  six  derniers 
mois  1697  les  s,x  premiers  1698  (4p.)....  i4ott 
i3  avril  : à Lerond,  menuisier,  parfait  payement  de 
7ltt  2 3 iod  pour  les  réparations  de  menuiserie  qu’il  a 

faites  en  1697 5itt  a3  iod 

19  octobre  : à luy,  sur  ses  réparations  pendant  1698 

* 1 00^ 

Somme  de  ce  chapitre 991»  3S  i0d 

SERRURERIE. 

2.3  mars- 19  octobre  : a Baujouan,  serrurier,  pour 
l’entretien  de  la  serrurerie  du  château  de  Chambord  et 
dépendances  pendant  les  six  derniers  mois  1O97  et  les 

six  premiers  1698  (4  p.) .(55H 

i3  avril- i5  juin  : à luy,  parfait  payement  de  3aotf 
1 9*  4d  pour  les  réparations  de  serrurerie  qu’il  a fait  en 

,697  O P-) 1 7 ott  1 g3  4d 

1 9 octobre  : à luy,  sur  ses  réparations  en  1698.  ioott 

Somme  de  ce  chapitre 435tt  193  4d 

VITRERIE. 

a3  mars-  19  octobre  : à Lrinquard,  vitrier,  pour  l’en- 
tretien des  vitres  du  château  de  Chambord  et  dépen- 
dances pendant  les  six  derniers  mois  1 697  et  les  six 
premiers  1698  (4  p.) . ... 100tt 

peinture. 

19  octobre  : à Grieux,  pour  son  payement  des  im- 
pressions à huile  et  détrempe  qu’il  a fait  à l’apartement 
de  M.  le  comte  de  Saumery 45tt  53  3d 

PAVÉ. 

a3  mars- 19  octobre  : à Chastelin,  paveur,  pour 
l’entretien  du  pavé  du  château  de  Chambord  et  dépen- 
dances pendant  les  six  derniers  mois  1697  et  les  six 
premiers  1698  (4  p.).  . . 900tt 
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i3  avril  - i5  juin  : à luy,  pour  les  réparations  de  pavé 


qu’il  a faites  en  1697  (2  p.) 19 5»  i83  3d 

Somme  de  ce  chapitre 3g5tt  183  3d 


DIVERSES  DÉPENSES  DE  CHAMBORD. 

a3  mars  - 19  octobre  : au  sr  de  Bellefonds,  concierge 
du  château  de  Chambord,  pour  l’entretien  de  l’horloge 
dud.  château  pendant  les  six  derniers  mois  1697  les 

six  premiers  1698  (4p.) 50tt 

22  juin  : au  sr  Gabriel,  contrôleur,  pour  rembourse- 
ment des  menues  dépenses  qu’il  a faites  à Chambord  en 

1697  et  1698  (2  p.) 2 itt  5S 

19  octobre  : aux  ouvriers  qui  ont  été  employez  à la 
construction  du  batardeau  au  Pinel,  à la  démolition  de 
la  culée  et  au  baquetage  d’eau  pour  le  rétablissement 
de  lad.  culée 129^17“ 

Somme  de  ce  chapitre 201^  e3 

ME  U DON  ET  CHA  VILLE. 


MAÇONNERIE. 

20  avril -3o  novembre  : à Pierre  Le  Maistre  le 
neveu,  entrepreneur,  à compte  des  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  à Meudon  (16  p.) 88oott 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

12  janvier  : à Eugène  Blondeau,  terrassier,  parfait 

payement  de  3g4tt  i33  pour  avoir  remply  de  glace  les 
deux  glacières  de  Meudon  et  celle  de  Chavitle,  et  avoir 
fourni  la  paille 194^  i33 

26  janvier- 23  mars  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  ter- 
rasses qu’il  a fait  en  1697  (4p.) 900^ 

23  mars- 1 4 décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
terrasse  pendant  l’année  1698  (21  p.) 8100^ 

i4  décembre  : à Jean  Bouré,  dit  Desmoulins,  voitu- 
rier, sur  la  fourniture  des  terraux  et  crotin  de  mouton 
qu’il  fait  pour  les  orangers  de  Meudon 1 5ott 

1 3 juillet- 16  novembre:  à Laurens  Dolot,  sur  les 
terres  qu’il  remue  au  Mail  de  Meudon  (6p.)..  2200^ 

27  juillet- 7 septembre  : à luy,  sur  le  sable  de  rivière 

de  la  salle  des  maronniers  (4p.) i3oott 

3o  novembre  : à luy,  sur  les  terres  qu’il  remue  aux 
deux  allées  en  patte  d’oye  du  Verlugadin 200^ 

12  janvier- 13  juillet:  à André  Boisselet,  parfait 
payement  de  2588^  13  pour  les  plants  des  grandes  palis- 
sades et  des  grands  ormes  qu’il  a déplantez  et  replantez 
à Meudon  (1  2 p.) 2i46tti3 

2 novembre  : à luy,  sur  les  rigolles  qu’il  a fait  et  sur 
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les  plattes-bandes  qu’il  dresse  dans  le  bois  en  étoile  du 

Vertugadin,  pour  planter  le  jeune  plan ioott 

16  novembre-  i4  décembre  : à luy,  sur  les  nouveaux 

plants  qu’il  fait  à Meudon  (Bp.) 35o**  i 

2Ü  janvier- ier  juin  : à Antoine  Chevalier,  jardinier, 
sur  les  ouvrages  qu’il  a fait  à Meudon,  outre  son  entre- 
tien (7  p.) ç)5ott 

6 avril -3o  novembre  : à luy,  sur  la  palissade  de 
charmille  de  marque  qu’il  a plantée  au  nouveau  jardin, 
à costé  du  Vertugadin , et  transport  de  bonnes  terres  pour 

les  tapis  de  gazon  du  Vertugadin  (9  p.) 1760^ 

i5  juin- 19  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux 

pierrées  des  jardins  bas  (5  p.) 100°tt 

20  avril  - 19  octobre  : à Louis  Fiat,  fontainier,  parfait 
payement  de  938^  1 5“  pour  les  ouvrages  de  terrasse 

qu’il  a fait  à Chaville,  outre  son  entretien  (4  p.) 

488»  1 5 3 

96  janvier:  à Simon  Loing,  jardinier,  pour  ouvrages 
de  jardinage  par  luy  faits,  outre  son  entretien , pendant  le 

mois  de  janvier 7i+t8s 

20  avril  - 10  aoust  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  jar- 
dinage, pierrées  et  sables  (7  p.) 110 8+t  1 4S 

e4  aoust- i4  décembre:  à luy,  pour  les  terres,  sable 
et  glaise,  outre  son  entretien  ordinaire  (9  p.).  1 1 3 7^  1 8S 
9.3  mars-  19  octobre  : à Vincent  Touchard,  jardinier, 
pour  les  ouvrages  qu’il  a fait  à Chaville,  outre  son  en- 
tretien (6  p.) io66tt  2S 

20  avril  - 1 0 aoust  : à Eüstache  Ragon  , jardinier,  pour 
les  ouvrages  de  jardinages  qu’il  a fait  à Meudon , au-delà 
de  son  entretien,  ouvrages  de  gazon  et  pierrées  le  long 

des  allées  de  la  petite  rivière  (8p.) 863tt6s 

3o  novembre  : à luy,  pour  les  mêmes  ouvrages  pen- 
dant le  mois  d’aoust 35tt  9’ 

26  janvier- 9 février  : à Valentin  Lopin,  parfait 
payement  de  370**  pour  5o  gros  ormes  en  motte  qui  ont 
esté  levez  autour  de  la  pièce  des  Sept  Jets  et  transportez 

au  Vertugadin  (2  p.) a75tt 

4 may-24  aoust  : à luy,  pour  les  gerbes  et  grilles 
qu’il  fait  pour  les  fontaines  de  Meudon  (2  p.) 

12  janvier  : à Gabriel  Pierre,  parfait  payement  de 
i5i**  pour  le  labour  qu’il  a fait  des  tapis  de  gazon  de 

Meudon  et  Chaville 5itt 

A Touchard,  pour  ouvrages  au  jardin  de  Chaville, 
outre  son  entretien  ordinaire,  pendant  les  trois  derniers 

mois  1697 12  iH  7’ 

23  mars  : à Jacques  Tiiuret,  jardinier,  pour  les  ri- 
golles  et  ravines  qu’il  a rétablies  au  grand  parc  de  Cha- 
ville et  jardin  de  Gaillon,  et  le  gazon  qu’il  a posé  pour 
empêcher  lesd.  ravines,  et  autres  ouvrages  ....  47^7’ 
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i5  juin  : à luy,  pour  ouvrages  au-delà  de  son  entre- 
tien   4o«  9S 

4 may-ier  juin  : à Chevillard,  boucher  à Meudon, 
pour  798  perches  de  châteignier  qu’il  a lournis  pour 

redresser  les  arbres  de  Meudon  (2  p.) 279^  6l 

20  avril- 1er  juin  : à Pierre  Renard,  jardinier,  pour 
les  bonnes  terres  qu’il  a répandues,  dressées  et  semées 
pour  les  tapis  de  gazon  entre  le  grand  carré  et  le  pont 

d’eau  ( 9 p.) 261**  10“ 

1 3 juillet- 3o  novembre  : à luy,  pour  les  ravines  qu’il 
a rétablies  et  les  ouvrages  qu’il  a fait  outre  son  entretien 

(2p.) i97tt*5 

27  juillet- 2 novembre  : à luy,  pour  le  sable  qui!  a 
fourni  pour  le  parterre  du  château  (5  p.),  . . 708**  i4! 

Somme  de  ce  chapitre  ....  264 1 31*  9’  6'1 

CONDUITES  DE  FER  ET  DE  GRAIS. 

12  janvier-29  juin  : à Louis-François  Pollard,  par- 
fait payement  de  gôott  1 8S  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  rigolles  qu’il  a faites  et  rétablies  dans  le  parc  et  aux 
environs  pour  conduire  l’eau  dans  les  étangs,  au-delà  de 
son  entretien,  pendant  les  neuf  derniers  mois  1697  et 

les  quatre  premiers  1698  (5  p.) 65ott  i8s 

26  janvier- 20  avril:  à luy,  parfait  payement  de  33oott 
à quoy  monte  l’entretien  des  3oo  rigolles  et  3ooo  con- 
duites pendant  l’année  1697  (4  p.) iioott 

18  may-3o  novembre  : à luy,  à compte  desd.  entre- 
tiens pendant  l’année  1698  (8  p.) 2000^ 

i5  juin- 24  aoust  : à luy,  sur  une  conduite  de  fer  de 
8 pouces  et  pose  d’icelle  au  Vertugadin  (2  p.)..  . 5ool+ 
21  septembre- 19  octobre  : à luy,  sur  les  tuiaux  de 
fer  et  de  grais  qu’il  a fournis  et  rétablis  (2  p.)  • • 5oo** 
Somme  de  ce  chapitre 47  5o**  i8s 

CHARPENTERIE. 

21  septembre- 3o  novembre  : à Jean  Malet,  char- 
pentier, sur  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a laits  à 
Meudon  (5  p.) i268H  9. 

COUVERTURE. 

12  janvier  - i4  décembre  : à Jacques  Le  Long,  cou- 
vreur, pour  les  réparations  et  l’entretien  des  couvertures 
de  Meudon,  Chaville  et  dépendances  pendant  1697  et 
1698  (12  p.) 1 7°7ti 


9 mars-3o  novembre:  à Louis  Nivet,  menuisier,  sur 
la  menuiserie  qu’il  fait  à Meudon  et  à Chaville  (18  p.). 

47,60** 
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9 mars- io  aoust  : à dé  Nel,  menuisier,  pour  la 
menuiserie  des  caisses  d’ assemblages  pour  les  orangeries 

de  Meudon  et  Chaville  (7p.) i538tt 

29  juin  : à luy,  parfait  payement  de  1000^  1 63  gd  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à 

Meudon  en  1697 4ooH  ± 63 9<l 

i3  juillet- 7 septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

menuiserie  pour  le  Mail  de  Meudon  (4  p.) 2200^ 

9 février:  à Pierre  Veydeau,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  35itt  5S  8d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  me- 
nuiserie qu’il  a faits  à Meudon  pendant  les  mois  de  sep- 
tembre et  octobre  1697 ioitt5s8d 

26  janvier-  i4  décembre  : à Tarnot,  menuisier,  pour 
l’entretien  qu’il  a fait  des  trois  chaloupes  de  Monseigneur 
à Meudon  pendant  l’année  dernière  1697  ^os  s^x  Pre' 

miers  mois  1698  (3  p.) 1 12^10’ 

9 lévrier- 3o  novembre  : à luy,  pour  ses  réparations 
de  menuiserie  à Meudon  et  Chaville  pendant  la  présente 

année  1698  (9  p.) 980^ 

23  février-  29  juin  : à luy,  pour  les  caisses  de  mairin 
qu’il  a faites  pour  les  orangers  de  Meudon  (7  p.)-  7 1 A+t 
Somme  de  ce  chapitre. ...  1 0796+*  1 2S  5d 

SERRURERIE. 

26  janvier- 6 avril  : à Pierre  Roger,  serrurier,  pour 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  à Meudon  en  1697 

(5  p.) 95ott 

4 may-3o  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  l’année  1698  (17  p.) 4o36tt4s 

21  septembre -3o  novembre  : à Alexis  Fordrin,  poul- 
ies armatures  des  sept  vazes,  quatre  coquilles  et  quatre 
consolies  qu’il  a laits  pour  les  rocailles  des  cascades  de 

Meudon  (5  p.) 699tt 

21  septembre  : à Guérin,  serrurier,  pour  les  brides 
de  fer  qu’il  a fournies  pour  les  conduites  de  Meudon 

pendant  1697  et  1698 i09tti55 

9 mars- ier  juin  : à Thomas  Vallerand,  autre,  pour 
la  moitié  de  la  ferrure  des  caisses  pour  les  orangeries 

de  Meudon  et  Chaville  (3p.) 238t+73 

9 mars -6  avril  : à Nicolas  Desjardins,  serrurier, 

pour  la  ferrure  de  l’autre  moite  (2  p.) 200^ 

20  avril -2  novembre  : à Adrien  Gaillard,  autre,  à 
compte  des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  fait  à Chaville 

(9  P-) 25ott 

Somme  de  ce  chapitre 6483tt65 

vitrerie. 

9 février  - 4 may  : à Pougeois  . vitrier,  parfait  paye- 
ment de  976^8’  4d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  vi- 


trerie qu’il  a faits  à Meudon  et  à Chaville  pendant  les 
cinq  derniers  mois  1697  (4  p.) .676^  8“  4d 

1e1  juin- 1 4 décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  et 
réparations  de  vitrerie  auxd.  endroits  pendant  l’année 

*698  (9P-) 1574^16“  nd 

Somme  de  ce  chapitre 2 1 5 1 5S  3d 

plomrerie. 

10  aoust- 16  novembre  :à  Jacques  Lucas,  plombier, 
sur  ses  ouvrages  de  plomberie  à Meudon  (3  p.).  6oott 

PAVÉ. 

24  aoust- 2 novembre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur 
les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  cà  Meudon  et  Chaville  en 
1698  (6  p.) 1 2&Ott 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

26  janvier  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  parfait 

payement  de  3igH  25  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
cuivre  de  fonte  qu’il  a livrez  à Meudon  en  1696  et 
1 697 1 69^  2“ 

4 may- 2 novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 
(6  P-) 2000tt 

6 avril  : à Lociion,  ébéniste  et  fondeur,  parfait  paye- 
ment de  346+1  7’  à quoy  montent  les  ouvrages  par  luy 
laits  aux  ferrures  de  cuivre  des  portes  des  grands  apar- 
temens  de  Meudon  et  à la  dorure  d’or  moulu  du  garde-» 
feu  de  fer  poly  de  l’entresolle  de  Monseigneur..  96^  7“ 
Somme  de  ce  chapitre 2265^9’ 

PEINTURE. 

29  juin- 2 novembre  : à Estienë  Rourgault,  peintre, 
sur  les  ouvrages  de  peinture  qu’il  fait,  à Meudon  et  Clia- 
ville,  sur  la  peinture  en  verd  et  chifres  d’or  du  Mail 
(8p-) i85o« 

27  juillet- 2 novembre  : au  s1'  Ciron,  pour  les  ou- 

vrages de  verny  qu’il  a faits  en  1697  et  1698  (2  p.).  . 
i3ott 

Somme  de  ce  chapitre 1980^ 

DORURE. 

g -23  février  : à Choulier,  doreur,  parfait  payement 
de  284N  18“  pour  la  dorure  qu’il  a faite  à Meudon  en 
1697  (2  p.) 1 84H  i8s 

6 avril- 5 octobre  : à luy,  sur  la  dorure  des  bordures 
des  glaces  du  Cabinet  du  Roy  et  sur  celle  du  lambris 

dud.  Cabinet  (4p.) rj50tt 

10  aoust  : à Guillaume  Desauziers,  doreur,  pour, 
avec  4 2 4tt  pour  8 milliers  d’or  en  feuille  qui  lui  ont  esté 
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donnez  en  compte,  à 53**  le  millier,  faire  le  payement  de  | 
678**  io*  7d  pour  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  à la  ! 
corniche  du  Cabinet  du  Roy  à Meudon.  . . 2 A 9**  1 os  7d 
Somme  de  ce  chapitre 1 1 8A**  8*  7d 

ROCAILLES. 

1 3 - 27  juillet  : au  sr  Brocard,  rocailleur,  sur  les  ro-  \ 
cailles  qu’il  a fournies  pour  les  cascades  de  Meudon 

(2  p.) Soi11  i 

1 A décembre  : à luy,  pour  un  millier  de  godefiches 


qu’il  a livré  à Meudon AS** 

Somme  de  ce  chapitre 5A6** 


SCULPTURE. 

A may  : à Bertin  , sculpteur,  pour  ouvrages  rétablis  à 
la  corniche  du  Cabinet  du  Roy  et  aux  ornemens  de  la 

gallerie,  cabinet  et  salon 1 1 3tt 

7 décembre  : à Lalande,  sculpteur,  «à  compte  de  la 
sculpture  en  bois  qu’il  a fait  aux  cadres  du  Cabinet  du 
Roy,  à Meudon 200*1  j 


ouvrages  de  sculpture  qu’il  fait  aux  rocailles  de  Meudon  ; 

(i3  p.)  2/i5aW  j 

37  juillet- 5 octobre  : à luy,  pour  deux  masques  de 
plomb  qu’il  a fait  pour  les  cascades  de  Meudon  (2  p.). 

3oo** 

Somme  de  ce  chapitre 3o65** 

ENTRETENNEMENS  DE  MEUDON  ET  CIIAVILLE. 

12  janvier  - 6 avril  : à Pierre  Renard,  jardinier,  par- 
fait payement  de  38oott  pour  l’entretien  des  parterres 
et  orangeries  de  Meudon  pendant  1697  (A  p.).  iooo** 

A may  - 1 A décembre  : à luy,  à compte  de  son  entre- 
tien pendant  l’année  1698  (g  p.) 2700**  j 

12  janvier- 6 avril  : à Simon  Loing,  autre,  parfait 
payement  de  2000**  pour  l’entretien  des  jardins  hauts  et 
de  l’avenue  en  face  du  château  de  Meudon  (A  p.).  65o** 

A may-iA  décembre  : à luy,  à compte  de  son  entre- 
tien pendant  l’année  1698  (9  p.) i35oH 

12  janvier- 6 avril  : à Antoine  Chevalier ,.  parfait 
payement  de  25oo**  pour  l’entretien  des  jardins  bas  et 
du  Vertugadin  de  Meudon  pendant  l’année  1697  (A  p.) 

700** 

A may-iA  décembre  : à luy,  à compte  dud.  entretien 

pendant  l’année  1698  (9  p.) 1800** 

12  janvier- 6 avril  : à Eustache  Ragon,  parfait,  paye- 
ment de  1 200**  pour  l’entretien  de  partie  des  jardins 
hauts,  salle  des  maronniers,  avant-cour  du  château  et 
fôssez  pendant  1697  ( A p.) -890** 


A may-iA  décembre  : à luy,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  1698  (9  p-) 810** 

12  janvier -5  octobre  : à la  veuve  Puteaux,  pour  le 
loyer  de  sa  maison  occupée  par  les  employés  des  Bâti- 
mens,  pendant  les  six  derniers  mois  1697  et  les  six  pre- 
miers 1(198  (A  p.) 5oo** 

A Haute-Campagne,  garçon  fontainier,  pour  ses  apoin- 
lemens  du  dernier  quartier  1697  e*-  des  ^r0’s  premiers 

1698  '(i  p.) A 00** 

A Muzard,  autre  garçon,  pour  ses  apointemens  pen- 
dant le  même  temps  (A  p.) Aoo** 

A Antoine  Prévost,  pour  les  taupes  qu’il  a prises  dans 
les  jardins  de  Meudon  et  de  Chaville  pendant  le  même 

temps  (A  p.) 3 60** 

A la  mère  Besnard,  pour  avoir  arraché  l’herbe  des 
cours  du  château  de  Meudon  pendant  le  même  temps 

(A  p.) 3oo** 

A Florent  Beaugendre,  pour  avoir  nettoyé  les  cours 

de  Chaville  pendant  le  même  temps  (A  p.) îoo** 

12  janvier- 6 avril  : à Vincent  Touchard,  jardinier, 
parfait  payement  de  2700*+  pour  l’entretien  des  jardins 

de  Chaville  pendant  1697  (A  p.) 900** 

A may-iA  décembre  : à luy,  à compte  desd.  entre- 
tiens pendant  l’année  1698  (9  p.) 1800** 

1 2 janvier -6  avril  : à Jaques  Tuuret,  parfait  payement 
de  900**  pour  l’entretien  du  parc  de  Chaville  et  du  jar- 
din de  Gaillon  pendant  l’année  1697  (A  p.). ...  . 270** 
A may-iA  décembre  : à luy,  à comple  desd.  entre- 
tiens pendant  l’année  1698  (9  p.) 63o** 

36  janvier- 2.3  mars  : à François  Ragon,  jardinier, 
à compte  de  l’entretien  des  jardins  potagers  de  Meudon 

en  1 697  (3p.). 700** 

20  avril- 3o  novembre  : à luy,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  l’année  1698  (9  p-) 2200** 

26  janvier- 23  mars:  à Julien  Chevillard,  fontainier, 
parfait  payement  de  i3oo**  pour  ses  gages  et  l’entretien 
des  fontaines  de  Meudon  pendant  l’année  1697  (3  p.). 

3oo** 

20  avril- 3o  novembre  : à luy,  à compte  desd.  entre- 
tiens pendant  l’année  1698  (9  p.) 900** 

26  janvier- 23  mars  : à Valentin  Lopin,  autre,  à 
compte  de  l’entretien  des  moulins  de  Meudon  pendant 

l’année  1697  (3  p.) A5ou 

20  avril  -3o  novembre  : à luy,  à compte  desd.  entre- 
tiens pendant  1698  (9  p. ) i3oo** 

26  janvier-3o  mars  : à Louis  Fiat,  autre,  ayant 
l’entretien  des  moulins  de  Chaville,  par.ait  payement  de 
18001*  pour  ses  gages  de  l’année  1697  (2  p.).  . . 3oo** 
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20  avril -3o  novembre  : à luy,  pour  ses  gages  et  en-  I 
tretien  des  fontaines  de  Chaville  pendant  l’année  1 698  j 
i35o++  ; 

26janvier-a3  mars:  à André  Boisselet,  jardinier, 
parfait  payement  de  1 ooott  pour  l’entretien  du  parc  d’Ur- 
sine  à Chaville  pendant  l’année  1697  (3  p.)....  200H 

20  avril -3o  novembre  : à luy,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  l’année  1698  (9p.) 720++ 

1 5 juin  - 5 octobre  : à Jean  Put,  fontainier  à Meudon , 
à compte  de  ses  gages  pendant  1698  ( 2 p.).  . . . i6oH 
Somme  de  ce  chapitre 28690*+ 

DIVERSES  DÉPENSES. 

12  janvier  : à Pierre  Varisse,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  et  rétablies  à Meudon.  . . 
44++  ios 

26  janvier  : à Chevillard,  boucher  à Meudon,  pour 
200  perches  de  bois  de  châteignier,  de  8 et  9 pouces  de 
tour  et  de  2/1  à 2 5 pieds  de  haut,  qu’il  a fournies  pour 
les  arbres  nouvellement  plantez  à Meudon  et  Chaville,  à 
3o++  le  cent,  sans  la  voiture.  .■ 60++ 

A Lorry,  horlogeur,  pour  les  cordes  qu’il  a fourni  et 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  à l’horloge  de  Meudon  pen- 
dant 1697 56++ 

23  mars  : à Claude  Garnier,  grenetier,  pour  10  sep- 

tiers  de  graine  de  foin  qu’il  a fourni  pour  semer  les  lapis 
de  gazon  de  Chaville,  à 5++  le  seplier 50+l 

24  aoust-  16  novembre  : à luy,  pour  102  septiers  de 

graine  de  foin  qu’il  a fourni  (3p.) 5j  0++ 

2 3 mars  : à Louis  Fiat,  fontainier,  sur  ses  ouvrages, 
outre  son  entretien 200tt 

4 may  : à Betille,  cordier,  pour  io5  livres  pesant  de 
cordages  qu’il  a fourni  pour  les  chaloupes  de  Meudon . . 
3i++  io! 

1"  juin  : à Charles  Morel,  pour  un  batteau  qu’il 
a fourni  à Meudon  pour  faucher  les  herbes  sur  les 
étangs 26++ 

13  juillet  : au  s'  Gourmet,  marchand  de  bois,  pour 
4o  toises  de  planches  de  batteau  livrées  à Meudon.  46*+ 

1 3 juillet  — 1 9 octobre  : au  sr  Davollre,  marchand 
de  fer,  pour  le  fil  de  fer  et  fil  de  laiton  qu’il  a livré  pour 

les  cascades  et  autres  endroits  de  Meudon  (4  p.) 

7 4 6++  i5s  6d 

10  aoust  : à Boulogne,  pour  une  tranchée  de  1 2 pieds 
de  profondeur  qu’il  a lait  dans  la  chaussée  de  l’allée 
au-dessus  de  l’étang  de  la  Corvée  à Chaville,  et  y avoir 
posé  une  conduite  de  tuiaux  de  grais  de  8 pouces  et  de 
i5  toises  de  long  pour  égouter  les  eaux  qui  estoient  re- 
tenues par  lad.  chaussée 60++ 
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10  aoust- i4  décembre  : au  sr  Montaudoin,  pour  son 
remboursement  des  avances  par  luy  faites  pour  les  ro- 
cailles  des  cascades  de  Meudon,  depuis  le  mois  de  juillet 
jusqu’au  mois  de  novembre  dernier  (6  p.).  i5i5++  ia! 

2 novembre  : à Julien  Chevillard,  fontainier,  pour 
charbon  qu’il  a fourni  et  ouvrages  qu’il  a fait,  outre  son 


entretien,  aux  fontaines  do  Meudon a4++  i55 

Somme  de  ce  chapitre 387 1 tt  a5  6e1 


JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

12  janvier-  1 4 décembre:  aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  du  château 
de  Meudon,  depuis  le  a5  décembre  1 697  jusqu’au  1 3 dé- 


cembre 1698  (25  p.) 1 162+1  uJ6d 

i5  juin  : à ceux  qui  ont  travaillé  à Chaville  pendant 
les  mois  d’avril  et  may  dernier 4o++  4S  8d 

Somme  de  ce  chapitre 1202++  163  2'1 


RIVIÈRE  D’EURE. 


DIVERSES  DÉPENSES  SOUS  LE  SIEUR  HOURY. 

6 avril  - 3 aoust  : à Coniac  , Denis  , Chartier  et  autres, 
pour  menues  dépenses  faites  sous  le  sr  Houry,  depuis 
le  1e1'  janvier  jusqu’au  mois  d’aoust  (3  p.). . . 3i5+*  17* 
6 juillet  : à Denis,  Petit  et  autres,  pour  menues  dé- 
penses faites  jusqu’au  5 juillet 98++  io"  iod 

12  octobre  : à Maximilien  Racine  et  autres,  pour  me- 
nues dépenses  faites  pendant  le  mois  d’octobre.  81++  2S  6d 

Somme  de  ce  chapitre 4p5H  10“  4d 

APOINTEMENS  D’EMPLOYEZ  À LA  RIVIERE  D’EURE. 

5 janvier -7  décembre  : au  sr  Houry,  chargé  de  la 
direction  des  travaux  de  l’aqueduc  de  lad.  rivière,  pour 
ses  apointemens  du  mois  de  novembre  1697  au  mois 

d’octobre  1698  (12  p.) ]500il 

Au  s1  Delagrange,  chargé  de  la  garde  des  matériaux 
et  équipages  du  sr  Lemaistré,  entrepreneur  de  la  maçon- 


nerie de  l’aqueduc  de  Mainlenon,  pour  ses  apointemens 

pendant  le  même  temps  (12  p.) 6oo++ 

A Legrain,  éclusier  de  lad.  rivière,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (12  p.) 365+t 

Somme  de  ce  chapitre 2 4 65++ 


GAGES  PAYEZ  PAR  ORDONNANCES. 

o janvier  : aux  Recolets  de  Versailles,  pour  avoir  célé- 
bré la  messe  à la  chapelle  de  la  Surintendance  des  Bàti- 
mens  pendant  1697 200*+ 
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5 janvier -a5  juin  : au  sr  Antoine,  pour  la  pension 
des  six  derniers  mois  1697  et  des  six  premiers  1698 

que  le  Roy  a accordée  à son  fils  (2  p.) 5ooti 

32  janvier  : aux  Récolets  de  Saint-Germain  en-Laye, 
pour  avoir  célébré  la  messe  à la  chapelle  de  la  Machine 

pendant  1697 ioott 

12  janvier- 21  décembre  : au  sr  de  Rosé,  contrôleur 
à Marly,  pour  ses  apoinlemens  de  l’année  1697  et  des 

trois  premiers  mois  1698  (5  p.) 45oott 

9 novembre  : à luy,  pour  une  année  des  gages  de  son 

commis,  finie  le  ier  novembre  1698 iooott 

12  janvier- 19  octobre  : au  sr  Desgodets,  contrôleur 
à Paris,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1697 

et  des  trois  premiers  1698  (à  p.) 3ooott 

9 février- 3o  novembre  : à luy,  pour  les  apointemens 
de  son  commis  pendant  le  môme  temps  (4  p.).  îooott 
19  janvier  : au  sr  Couplet,  concierge  de  l’Observa- 
toire, parfait  payement  de -5ooH  pour  ses  apointemens 

en  lad.  qualité  pendant  l’année  1697 200tt 

26  janvier- 3o  novembre  : au  sr  Cochu,  contrôleur  à 
la  Machine,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois 
1697  et  des  six  premiers  1698  (4  p.) 36oott 

26  janvier  : aux  nommez  Veuglest,  Dulin,  Gayot, 

Cormcal  et  Coustou,  élèves  peintres,  pour  leur  subsis- 
tance pendant  les  trois  derniers  mois  1697 33ott 

27  avril- 26  octobre  : aux  nommez  Dulin,  Cormcal, 

Coustou  et  Gaignard,  pour  leur  subsistance  pendant  les 
neuf  premiers  mois  1698  (3  p.) 79atl 

26  janvier- 19  octobre  : aux  dames  religieuses  Capu- 
cines du  nouveau  couvent,  pour  l’entretien  de  leur  jardin 
pendant  les  six  derniers  mois  1697  et  les  six  premiers 

1698(4  p.) : 4ooK 

2 février-  i3  avril  : au  sr  Lefebvre,  contrôleur  géné- 
ral, en  considération  du  séjour  qu’il  fait  à Versailles  et 
du  service  actuel  qu’il  a rendu  dans  les  bàtimens  pen- 
dant les  six  premiers  mois  1697  (2  p.) 2000^ 

i4  février  1699  : à la  veuve  et  aux  héritiers  dud. 
sr  Lefebvre,  sçavoir  : 4oio^  4S  5'1  pour  les  six  derniers 
mois  1697,  les  mois  de  janvier,  février  et  mars  et  les  dix- 
neuf  premiers  jours  du  mois  d’avril  1698,  à raison  de 
5oooH  pa f an,  et  q3itt  43  3d  pour  le  loyer  de  la  maison 
qu’il  a occupée  aud,  Versailles  pendant  le  susd.  temps, 

à raison  de  i200ttparan 4g4itt8s8 

2 février  : au  sr  Coypel  père,  peintre  du  Roy,  parfait 
payement  de  7 5ott  pour  la  pension  du  deuxième  quar- 
tier 1 697 35oH 

i3  avril  : à luy,  pour  sa  pension  du  troisième  quar- 
tier 1697 75ott 

9 février- 2 novembre  : au  sr  Destrechy,  contrôleur 


à Fontainebleau,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1697 

(4  p.) 36oott 

9 février  : au  sr  Puilippe,  inspecteur  à la  pépinière 
du  Roule,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois 

1697  45ott 

9 février-5  octobre  : au  sr  Girard,  inspecteur  à lad. 

pépinière,  à compte  de  ses  apointemens  de  l’année  1698 

(3p.) 675tt 

9 février- 23  novembre  : au  sr  Warin,  pour  les  re- 
cherches qu’il  a fait  dans  les  Comptes  des  Bàtimens,  à la 
Chambre  des  comptes,  pour  le  service  du  Roy,  pendant 
l’année  1698,  y compris  3ott  qu’il  a déboursez  (2  p.).. 

23ott 

16  février -3o  novembre  : au  sr  Morlet,  ayant  la  di- 
rection des  plans  des  maisons  royalles,  pour  ses  apointe- 
mens  des  neuf  derniers  mois  1697  et  des  six  premiers 

1698  (3  p.) 225ott 

23  février- 1 4 décembre  : au  sr  Mansart,  premier 

architecte  du  Roy,  pour  ses  apointemens  tant  ordinaires 
qu’extraordinaires  pendant  l’année  1697  et  les  trois 

premiers  mois  1698  (5  p.) i25oott 

23  février- 2 novembre  : au  sr  Duchiron,  employé  au 
magasin  des  plombs  à Versailles,  pour  ses  apointemens 
des  six  derniers  mois  1697  des  s*x  premiers  1698 

(4p.) 2000tt 

Au  sr  de  Louit,  employé  à celuy  des  démolitions, 

pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (4p.).. 
1 eoott 

Au  sr  Michelet,  employé  au  magasin  du  poids  du  fer, 
pour  ses  apointemens  pondant  le  même  temps  (4  p.).  . 
1200tt 

Au  sr  Andrieu,  toiseur,  pour  ses  apointemens  pendant 

le  même  temps  (4  p.) 20oott 

Au  sr  Andrieu  le  jeune,  aydant  aux  toisez,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps,  à 205  par  jour 

(4  p.)  3G5tt 

Au  sr  La  Boülaye,  employé  aux  vitres,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (4  p.) 9°°tt 

Au  sr  Perrot,  inspecteur  à Trianon,  pour  idem  pen- 
dant le  même  temps  (4  p.) 1200H 

Au  sr  Le  Goux,  employé  à Saclay,  pour  idem  pendant 

le  même  temps  (4p.) 1200^ 

e3  février- 14  décembre  : au  sr  Villiard,  préposé 
aux  eaux  bonnes  à boire,  pour  ses  apointemens  des  six 
derniers  mois  1697  et  des  six  premiers  1698  (5  p.).  . . 
i5oott 

e3  février- 2 novembre  : à Charles  Le  Brun,  por- 
tier de  l’hôtel  des  Inspecteurs,  pour  ses  apointemens  des 
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six  derniers  mois  1697  et  des  six  premiers  1698  (4  p.) 

365« 

A François  Le  Bled,  portier  de  l’hôtel  de  Limoges, 

idem  (4p.) 365*+ 

2-3  février -9  novembre  : à La  Croix,  employé  dans 
le  parc  de  Versailles,  pour  ses  apointemens  du  dernier 
quartier  1697  et  des  trois  premiers  1698  ( 4 p.)  iaoott 
a3  février- 3o  novembre  : à Lhuillier,  inspecteur  à 
Meudon,  pour  ses  apointemens  pendant  le  meme  temps 

(4p.) i8oott 

2 mars- 19  octobre  : à Henry  Fossier,  garde-inaga- 

sin  des  démolitions  des  bâtimens  à Paris,  pour  ses  apoin- 

temens des  trois  premiers  quartiers  1 C97  (3p.)  1 iâ5tt 
A Jean-Daniel  Fossier,  garde-magasin  dos  marbres, 

pour  idem  (3p.) ...  60  o^ 

A Michel  Fossier,  toiseur  des  marbres,  pour  idem 

(3  p.) ; 45ott 

9 mars -2  novembre  : au  sr  Lardé,  inspecteur,  ayant 
le  soin  de  visiter  les  ouvriers  à Paris,  pour  ses  apointe- 
mens des  six  derniers  mois  1697  et  des  six  premiers 
1698  (4  p.) iSoott 

9 mars -2  novembre  : à Gabriel,  contrôleur  à Cham- 
bord, pour  idem  (4  p.) 2682N  i3s 

10  mars-ig  octobre  : au  sr  Le  Court,  contrôleur 

à Monceaux,  pour  ses  apointemens  des  trois  premiers 
quartiers  1698  (3  p.). i35ott 

16  mars- 23  novembre  : au  sr  Lambert,  contrôleur, 
pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1697,  à 
4ooott  par  an,  et  des  cinq  premiers  1698,  à 5ooott  par 

an  (4  p.) 4194»  G8  2d 

23  mars- 21  décembre  : au  s'  de  Bourges,  médecin 
des  Bâtimens,  pour  sa  pension  de  l’année  1698  (4  p.). 

2 ooott 

Au  sr  Marchand,  pour  ses  apointemens  pendant  lad. 

année  1698  (4  p.) iooott 

Au  s'  Jolly,  pour  idem  (4  p.) 2000** 

Au  sr  Frosne,  pour  ses  apointemens  idem,  y compris 
600*+  pour  ceux  de  son  commis,  pendant  le  même  temps 

(4p.) 36ooN 

s3  mars- 10  aoust  : au  sr  Chuppin,  pour  ses  apoin- 
temens jusqu’au  dernier  septembre  1698  (4  p.).... 

1 847«  5s 

23  mars- 21  décembre  : au  sr  Sinfray,  pour  ses  apoin- 
temens de  l’année  1698  (4  p.) 3oooH 

Au  s‘  Mesmyn,  pour  ses  apointemens  pendant  led. 

temps  (4  p.) 4 ooott 

Au  sr  Marigner,  pour  ses  apointemens  de  l’année 
1698,  y compris  son  logement  et  les  frais  de  son  bureau 
(4  p.) ; 4ooott 


2 1 décembre  : à luy,  pour  les  apointemens  de  son 

commis  pendant  le  même  temps Goott 

2 3 mars -2  novembre  : au  sr  Perrault,  greffier  des 
Bâtimens,  pour  ses  gages  et  par  gratification  pendant 
les  six  derniers  mois  1697  et  ^es  tro‘s  premiers  1698 

(3  p.) 33oott 

23  mars -5  octobre  : au  sr  Boucault,  garde-magasin 
à la  Machine,  pour  ses  apointemens  des  9 derniers  mois 

‘697  (3  p.) 675+t 

23  mars- 19  octobre  : au  sr  Jumel,  autre,  pour  ses 
apointemens  des  trois  derniers  quartiers  1697  et  des 

trois  premiers  1698  (6p.) i35ott 

23  mars- 24  aoust  : à Bennekin  Sualem,  charpentier 
liégeois,  pour  ses  apointemens  des  neuf  derniers  mois 

1697  des  *ro‘s  premiers  1698  (3  p.) 2700*+ 

2.3  mars -5  octobre  : à Toussaint  Michel,  menuisier, 
pour  ses  apointemens  des  neuf  derniers  mois  1 697  (3  p.) 

54ott 

A Clément  Garnier,  jardinier  du  Roulle,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (3p.)....  900*^ 
Au  s1'  Germain,  inspecteur  à cheval  sur  les  plants  et 
pépinières,  pour  ses  apointemens  pendant  le  même 

temps  (3p.) goott 

3o  mars- 21  décembre  : an  srLÉcuYER,  dessinateur 
à Marly,  pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois 

1697  et  des  neuf  premiers  1698  (4p.) iSoott 

Au  s1'  Montreuil,  inspecteur. à Marly,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (4  p.) 9oott 

Au  sr  Gallin,  piqueur  à Marly,  pour  idem  (4  p.). 

6oott 

Au  sr  Créant,  inspecteur  à Saint-Germain,  pour  idem 

(4p.) Goott 

3o  mars- 1 4 décembre  : au  sr  Vaillant,  garde-ma- 
gasin à Saint-Germain,  pour  ses  apointemens  de  l’année 

1698  (4  p.) goott 

Au  sr  Bonnefonds,  autre  à l’hôtel  de  Vendôme,  pour 

ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (4  p.). . goott 
1 tr  avril  - 1 4 décembre  : à Cailleteau,  dit  L’Assu- 
rance, dessinateur,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1698 

(4p.) i5oott 

1e1  avril -5  octobre  : au  sr  Cauchy,  autre,  pour  ses 
apointemens  des  sept  premiers  mois  1698  (3  p.).  700tt 
ier  avril- 21  décembre  : à la  veuve  Desjardins,  con- 
cierge de  la  Surintendance  des  Bâtimens  à Versailles, 
pour  ses  apointemens  de  l’année  1698  (4  p.)...  4oott 
A Etienne  La  Rue,  inspecteur  aux  aqueducs  de  Retz, 
pour  ses  apointemens  de  l’année  1698  (4p.)...  36ott 
A Claude  Dobye,  inspecteur  à Marly,  pour  idem  (4p.) 
43att 
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fi  avril -5  octobre  : au  sr  Lefebvre,  à compte  de  l’en- 
tretien de  la  pompe  du  Pont-Neuf  pendant  l’année  1690 
(3p.) Soootl 

Au  sr  Crescent,  contrôleur  à Paris,  pour  ses  apointe- 
mens  des  trois  premiers  quartiers  1698  (3  p.  ).  2 2 5ott 
Au  s1'  Parisot,  employé  aux  travaux  de  Trappes,  pour 
ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (3  p.)  2 2&ott 

6 avril- 19  octobre  : à Olivier  Fleurant  fils,  pour 

sa  pension  de  l’année  1697  et  des  six  premiers  mois 
1698  (3  p.) 

27  avril- 3 0 novembre  : au  sr  Delafossë,  peintre, 
pour  les  trois  premiers  quartiers  de  sa  pension  de  l’an- 
née 1697  (3  p.) 1 12&tt 

Au  s'  Jouvenet,  autre,  idem  (3p.) 9°°tt 

h mav-23  novembre  : au  sr  Jou anneau,  inspecteur  à 
Fontainebleau,  à compte  de  ses  apointemens  de  l’année 

1698  (3  p.) 75°tt 

18  may-12  octobre  : au  sr  Cozette,  commis  au  bu- 
reau, sur  ses  apointemens  de  l’année  1698  (2  p.)  6oott 

22  juin- 21  décembre  :à  Boffrand,  dessinateur,  pour 

ses  apointemens  de  1698  (3p.) i3pôtt  101 

2 3 juin- 7 décembre  : au  sr  Buisson,  pour  les  voyages 

qu'il  a fait  pour  lesd.  bâtimens  pendant  l’année  1698 
(3  p.) 

1 7 aoust  : au  s1'  Aubin,  à compte  de  la  dépense  qu’il 
va  faire  pour  conduire  les  ornemens  d’église  que  le  Roy 
a fait  faire  pour  la  cathédrale  de  Strasbourg..  . . 5ooti 
A la  veuve  Pallas,  concierge  du  sérail  do  Vincennes, 
parfait  payement  de  fiootl  pour  ses  apointemens  de  l’an- 
née 1697 Sîoott 

16  novembre  : à elle,  pour  ses  apointemens  des  six 

premiers  mois  1698 3oott 

1/1  septembre  : au  s'Magni,  aumônier  des  Bâtimens, 

pour  sa  pension  de  l’année  1698 35ott 

5 octobre- iô  décembre  : au  sr  René  Carlier,  dessi- 
nateur, pour  ses  apointemens  des  cinq  derniers  mois 
1698  (2p.) 5ooH 

7 décembre  : au  sr  Houasse,  peintre,  pour  sa  pension 

du  troisième  quartier  1698 25oN 

i5  mars  1699  : au  sr  Caillet,  notaire  des  Bâtimens, 

pour  sa  pension  de  l’année  1698 ôoo^ 

Somme  de  ce  chapitre-  . . 127756^9”  iod 


GAGES  D’INVALIDES,  INSPECTEURS 

ET  AUTRES. 

5 janvier- 2 novembre  : au  sr  La  Chambre,  garde  à 
cheval  à Saclay,  qui  a soin  des  rigolles  de  Meudon,  pour 


ses  apointemens  du  mois  de  novembre  1697  au  mois 

d’octobre  1698  (6  p.) 8âott 

A Beaulieu,  autre  à l’étang  de  Vieille-Eglise,  pour 
ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (6  p.  )..  5âott 
A du  Trier,  autre  à Trappes,  pour  idem  (6  p.)  500^ 
A Bernard,  autre  au  Menil,  pour  idem  (6  p.).  5âott 
A Le  Maistre,  autre  à un  des  pavillons  de  Trappes, 

idem  (6  p.) 5/iott 

A Martin,  autre  au  Perray,  pour  idem  (6  p.).  5âott 
A Denis  Rosav,  autre  au  Pré -Clos,  idem  (6  p.).  5ôott 
A Bertrand  Charles,  à Bue,  pour  idem  (6  p.).  365tt 
5 janvier- 2 novembre  : à Guillaume  Ramsay,  dit 
Huile,  soldat  invalide  à Monceaux,  pour  ses  gages  du  moi 
de  novembre  1697  au  mois  d’octobre  1698  (6  p.  ).  36f)t* 
5 janvier- 3o  novembre  : à Monplaisir,  soldat  inva- 
lide à Fontainebleau,  pour  ses  apointemens  du  mois  de 
novembre  1697  au  mois  de  novembre  1698  (11  p.).  . 

395« 

5 janvier-  12  octobre  : à Louis  Baccary,  dit  Diligent, 
autre  à Marly,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 

1697  eldes  trois  premiers  1698  (ô  p.) 36011 

5 janvier-  5 octobre  : à Comtat,  portier  de  l’Observa- 
toire , pour  ses  gages  du  dernier  quartier  1 697  et  des  trois 
premiers  1698,  y compris  3ott  pour  un  just-à-corps  des 

livrées  du  Roy  (ô  p.) a3ott 

12' janvier  : à Nyon,  inspecteur  à Chaville,  pour  ses 

apointemens  du  mois  de  décembre  1697 

9 février-  \k  décembre:  àluy,  pour  ses  apointemens 

des  onze  premiers  mois  1698  (11  p.) 66ott 

12  janvier -3o  novembre:  à Masson,  inspecteur  au 
château  de  Vincennes,  pour  ses  apointemens  du  mois  de 
décembre  1697  au  mois  de  novembre  1698  (12  p.).  . . 

527^ 

12  janvier- 5 octobre  : à la  veuve  Bailly,  portière  de 
la  Savonnerie,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers 
mois  1697  et  des  six  premiers  1698  , y compris  3ott  pour 
le  blanchissage  du  linge  de  la  chapelle  pendant  l’année 

1697  (ô  p.) 33oH 

12  janvier- i3  novembre  : au  sr  Carlier  l’aîné,  des- 
sinateur, pour  les  journées  qu’il  a esté  employé  à des- 
siner pour  les  Bâtimens  depuis  le  mois  de  décembre  1 697 
jusqu’au  mois  de  novembre  1698,  à raison  de  5o  sols 
par  jour,  y compris  les  journées  d’un  dessinateur  qui  luy 

a aydé  et  ses  menus  frais  (12  p.) 809++ 

A La  Rue,  inspecteur  et  garde  de  la  statue  équestre 
du  Roy  de  l’hôtel  de  Vandôme,  pour  ses  apointemens  du 
mois  de  décembre  1697  au  mois  de  novembre  1698 

(12p.) 365+* 

A Robert  de  France,  dit  La  France,  soldat  invalide, 
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pour  les  journées  qu’il  a élé  employé  à l’église  des  In- 
valides pendant  le  mois  de  décembre  1697  et  jusqu’au 

mois  de  novembre  1698  (12  p.) 2Cj0tt  ios 

i3  avril- 21  décembre  : à Tannevot  le  fds,  inspecteur 
au  jardin  de  \ersaillesT  pour  ses  apointemens  pendant 

l’année  169S  (4p.) g10H 

ier  juin-3o  novembre  : à Laurens  Loiseau,  dit  Mon- 
tigny,  soldat  invalide  employé  à garder  qu’on  ne  décharge 
des  gravois  dans  la  place  Vandôme  et  derrière  le  couvent 
des  Capucines,  depuis  le  mois  de  mai  jusqu’au  mois  de 
novembre  de  la  présente  année  (7p.)......  j 8gtt  10s 

22  juin  : au  sr  Dr.10,  pour  avoir  écrit  à plusieurs  re- 
prises pendant  3o  jours  dans  le  bureau  de  la  Surinten- 
dance des  bàtimens,  à raison  de  5o  sols  par  jour.  ^5^ 
10  aoust-3o  novembre  : à Louis  Nicolas,  dit  La  Vio- 
lette, qui  garde  la  porte  de  la  grande  église  depuis  le 
mois  de  juillet  jusqu’au  mois  de  novembre  (5  p.'! 

1 20**  i os 

•2k  aoust  : à Jean  Bernard,  dit  La  Finesse,  et  Pierre 
Baudoin,  dit  Moisson,  soldats  invalides,  pour  3q journées 
qu’ils  ont  esté  employez  à la  garde  de  la  pharmacie  et 
des  démonstrations  du  Jardin  royal  des  plantes  . . . 78** 
2 4 aoust  - 9 novembre  : a Durié,  pour  120  jours 
qu’il  a esté  employé  à faire  tirer  la  pierre  de  Gros-Rouvre , 

à 9tt  par  jour  (2  p.) 24o** 

3i  aoust -9  novembre  : à Claude  Langlois,  dit  L’Espé- 
rance, soldat  invalide,  pour  les  journées  qu’il  a été  em- 
ployé au  grand  abreuvoir  de  Marly  (2p.) i40tt 

Somme  de  ce  chapitre 1 0 4 7 4t+  i4s 

GRATIFICATIONS. 

5 janvier  : à Jacques  Buiiiette,  sculpteur,  professeur 
en  l’Académie  de  peinture  et  sculpture,  par  gratification, 
en  considération  de  l’état  où  il  est  ayant  perdu  la  veue, 
et  ce  pour  l’année  qui  finira  le  26  avril  prochain.  i5ott 
Au  sr  Cottart,  architecte,  idem,  pour  luv  donner 
moyen  de  subsister,  et  ce  pour  l’année  1697..  . . 3oo+* 
Au  sr  Sinfray,  commis  à la  poste  de  Versailles,  pour 
le  soin  qu  il  a pris  des  lettres  et  pacquels  concernans  les 

Bàtimens  pendant  1697 100tt 

Au  sr  Chuppin,  dessinateur,  pour  plusieurs  voyages 
qu’il  a esté  obligé  de  faire  pour  lever  et  dessiner  des 

plans  en  1697 200* 

A Cauvin,  ci-devant  matelot  du  Canal,  pour  luv  donner 

moyen  de  s’en  retourner  en  son  pays 5ott 

12  janvier  : aux  nommez  Boulanger,  Galand  et  Le 
Basque,  garçons  de  magasin  des  démolitions  de  Ver- 
sailles, par  gratification i00tt 
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A Gilles  Lambotté,  charpentier  Liégois,  pour  les  soins 
qu  il  a eu  d’aller  chercher  des  bois  et  autres  voyages  qu’il 
a faits  pour  les  besoinsde  la  Machine  pendant  1697.  7 5tt 
A Aubin,  pour  avoir  écrit  dans  les  bureaux  des  Bâli- 
mens  pendant  la  meilleure  partie  de  l’année  dernière.. 

j i5o** 

; A la  veuve  Lafrance,  portière  de  l’atelier  du  Louvre 

j du  coté  de  Saint-Germain  de  l’Auxerrois 5o*t 

19  janvier  : à Jean  de  Roche,  garçon  plombier  à 

Saint-Germain , par  gratification 50tt 

Au  s1  Péron,  concierge  de  l’Académie  de  peinture  et 
sculpture  établie  au  Louvre,  pour  les  services  qu’il  a 

rendu  à lad.  Académie  pendant  1697 100tt 

26  janvier  : au  sr  Masson,  inspecteur  à Vincennes. 

| pour  le  soin  qu’il  a pris  des  avenues  du  parc  de  Vin- 

| cenncs  pendant  l’année  1697  • • • 1 5ott 

Au  s Merlin,  par  gratification,  pour  aucunement 
: l’indemniser  du  logement  qu’il  n’a  plus  dans  les  galleries 

du  Louvre  pendant  1698 !50tt 

2 février  : au  sr  Tànevot  père,  pour  papier,  crayons, 
encre  et  plumes  fournis  pour  dessiner  dans  les  Bàtimens 
pendant  l’année  1697 j 50tl 

9 lévrier  : à Germain  Paris,  pour  la  charmille  qu’il  a 
voituré  dans  les  jardins  de  Marly  pendant  le  vilain  temps 

100*1 

A Henry  Le  Vanneur,  garde-cygnes  depuis  Surenne 

jusqu’à  Rouen t50tt 

A Le  Cochois,  autre,  depuis  Corbeil  jusqu’à  Saint- 

Cloud ! 50tt 

A Bénard,  inspecteur  à Mcudon , pour  les  soins  qu’il 
a eu  de  prendre  garde  au  feu  que  les  cheminées  auraient 
pu  causer  dans  les  combles  du  château  lors  du  séjour  du 

Roy  et  de  Monseigneur  en  1697 3o** 

A Champagne,  garçon  du  magasin  à Meudon,  pour 

ses  soins  pendant  l’année  1697 20tt 

A Montaudoin,  pour  les  voyages  qu’il  a faits  et  les 

soins  qu’il  a pris  pendant  led.  temps 20** 

12  février  : au  sr  Boffrant,  dessinateur,  à compte  de 
deux  voyages  qu’il  a faits  à Fontainebleau  pour  lever  des 

plans  pour  le  service  du  Roy 2O0*+ 

16  février  : à La  Vigne,  qui  a soin  de  porter  de 
Marly  à Paris  les  paquets  concernans  les  Bàtimens.  20** 
23  février  : à Claude  Montaudoin,  pour  les  voyages 
qu’il  fait  à Paris  pour  porter  les  cartes  de  la  Machine. . 

3o« 

Au  sr  I’ailly,  pour  le  soin  qu’il  a pris  pour  faire  en- 
tretenir les  rouîtes  et  fossez  de  la  forest  de  Compiègne 
pendant  1697 i5ofl 

27 
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9 mars  : au  s1'  Cochu,  contrôleur  à la  Machine,  par 

gratification 5oott 

A Desportes,  peintre,  idem 3oott 

A Garmer,  sculpteur,  à compte  de  sa  pension  pendant 

1697 200^ 

Au  sr  de  Saint-Georges,  historiographe  de  l’Académie 

de  peinture,  par  gratification.  . . i5ott 

Au  sr  Maheü,  pour  six  semaines  de  temps  qu’il  a esté 
employé  à faire  eslaguer  les  avenuesdu  parc  de  Vincennes, 

par  gratification 1 5ott 

A six  ouvriers  qui  ont  esté  blessez  en  élaguant  lesd. 

avenues 7M1 

16  mars  : à Roncier,  pour  avoir  esté  en  poste  à Fon- 
tainebleau faire  cesser  les  bàlimens  qui  estoient  com- 
mencez, et  pour  son  retour  en  poste ioott 

23  mars  : à François  Le  Normand,  jardinier,  pour 
A 2 toises  de  terrau  qu’il  a donné  du  jardin  potager 

pour  le  bosquet  de  l’Etoile  à Versailles i5ott 

3o  mars  : au  sr  Perrault,  greffier  des  Bâtimens,  pour 
deux  voyages  qu’il  a fait  à Fontainebleau  pour  le  service 

du  Roy 1 3oott 

i3  avril  : à Pasquier  Souchet,  parfait  payement  de 
3oott  que  S.  M.  luy  a accordé  pendant  l’année  1697 
pour  le  soin  qu’il  a eu  des  orangers  de  Fontainebleau.  . 

i5ott 

A Louis  Baccary,  dit  Dilligent,  invalide  à Marly,  par 

gratification 5ott 

20  avril  : au  s'  Villiard,  pour  l’inspection  qu’il  a eu 

sur  les  ouvrages  de  pavé  en  1 697 3oott 

Au  sr  Perrot,  inspecteur  à Trianon,  pour  les  dépenses 
extraordinaires  qu’il  a faites  pour  le  service  de  S.  M.  en 

1697 3oott 

A Jardinet,  pour  deux  voyages  qu’il  a fait,  de  Paris 
à Fontainebleau,  pour  conduire  des  arbres  verds  et  des 

caisses 3oti 

27  avril  : au  sr  Michelet,  pour  le  soin  qu’il  a pris  de 
la  menue  serrurerie  dans  les  dehors  de  Versailles,  dans 

le  château  et  à Trianon  pendant  1697 3oott 

Au  sr  La  Boulaye,  employé  aux  vitres,  pour  le  soin 
qu’il  a eu  du  sable  de  rivière  et  du  ramonnage  des 

cheminées  pendant  1697 3oott 

18  may  : à Thomas  Monget,  garde  des  eaux  des 
étangs  du  Chenay,  à cause  d’un  cheval  qu’il  a achepté 

pour  vaquer  au  service  du  Roy 8ott 

A François  Paillard,  compagnon  charpentier,  à cause 

d’une  blessure  qu’il  a eue  au  pied  en  travaillant  aux  ou- 
vrages de  la  Machine 3ott 

A Jean  Mourlin,  compagnon  serrurier,  qui  a perdu  le 


pouce  par  une  blessure  qu’il  a eue  en  travaillant  auxd. 

ouvrages k 

i6r  juin  : à Branky,  lapidaire  aux  Gobelins,  par  grati- 
fication  200tt 

Au  sr  Anguier,  peintre  d’ornemens,  idem i5ott 

8 juin  : au  sr  Germain,  inspecteur  à cheval  sur  les 

plants  et  pépinières,  idem iôott 

i5  juin  : au  sr  Crescent,  contrôleur,  pour  deux  vovages 
qu’il  a fait  en  poste  à Compiègne,  pour  le  rétablisse- 
ment des  ponts  de  la  forest,  y compris  la  dépense  qu’il 
a été  obligé  de  faire  pour  chevaux  de  louage  pour  lui  et 
deux  personnes  qu’il  a esté  obligé  de  mener  avec  luy 

pour  visiter  les  ponts  de  lad.  forest 5oort 

Au  sr  Jolly,  pour  ce  qu’il  a payé  pour  le  port  de  plu- 
sieurs échantillons  de  marbre,  venus  des  carrières  de 

Languedoc  et  des  Pyrennées 280+* 

29  juin  : à Remy  Denis,  fontainier  â Trianon,  pour 
la  peinture  qu’il  a mis  aux  deux  cascades  de  Trianon.  . 

îoo" 

A Desjardins  et  Maisonneuve,  garçons  fontainiers  à 
Trianon,  pour  avoir  aydé  Remy  Denis  à peindre  les 

deux  cascades  de  Trianon 5ott 

i3  juillet  : à Lambert,  contrôleur,  pour  un  voyage 
qu’il  a fait  en  poste  à Compiègne  pour  régler  lois  répa- 
rations à faire  au  château,  y compris  son  séjour  et  son 

retour ' 3oott 

Au  s1'  Fossier,  garde-magasin,  pour  plusieurs  voyages 
qu’il  a fait  à Versailles,  Marly,  Meudon,  Fontainebleau 
et  Sainl-Maur.  pour  conduire  des  figures  et  tables  de 
marbre  et  des  barques  à Fontainebleau,  y compris  le  soin 
et  les  peynes  qu’il  a pris  pour  le  feu  d’artifice  qui  a esté 

fait  à Versailles  le  7 décembre  1697 5oott 

A Chantalou,  pour  les  soins  qu’il  a donné  aud.  feu.. 
i5ott 

ALETTARD,tdm 150^ 

20  juillet  : à Lefebvre,  tapissier  hautelissier  aux  Go- 

belins, en  considération  de  la  maladie  qu’il  a eu  parce 
qu’il  a esté  taillé 3oott 

3 aoust  : au  sr  Jean-Daniel  Fossier,  pour  avoir  aydé 

aud.  feu  d’artifice.  ioort 

10  aoust  : au  sr  Peron,  concierge  de  l’Académie  de 
peinture  et  sculpture  établie  au  Louvre,  par  gratification 

ioott 

2 h aoust  : à François  Laveciief,  dit  du  Parc,  jardinier 
du  château  neuf  de  Saint-Germain-en  Laye,  en  considé- 
ration des  fruits  nouveaux  qu’il  a donnez  au  Roy.  i5ott 
7 septembre:  au  sr  Vivien,  peintre,  pour  son  logement 
pendant  l’année  1697 200tt 

21  septembre  : au  sr  Jolly,  pour  le  service  extraordi- 
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naire  qu’il  rend  dans  le  bureau  de  la  Surintendance 

des  bâtimens 600^ 

12-19  octobre  : au  sr  Bernard  , garde  à cheval  à 
l’élang  du  Ménil,  en  considération  de  ce  qu’il  a eu  la 
moitié  de  la  main  gauche  blessée  par  son  fusil,  et  pour 
luy  donner  moyen  de  payer  le  chirurgien  qui  l’a  pansé 

(2  p.) ^ 

A Gabriel  Petitpas,  caraycur,  en  considération  de  ce 
qu’il  a eu  la  cuisse  cassée  en  tirant  de  la  pierre  de  Gros- 

Rouvre  pour  le  service  du  Roy 1 oott 

19  octobre  : à Bertrand  Charles,  garde  à Bue,  à 

cause  de  la  grosse  maladie  qu’il  a eue 7^tt 

26  octobre  : au  sr  Cayot,  élève  de  l’Académie  de 
peinture  et  sculpture,  par  gratification,  en  considération 

de  l’attache  qu’il  a à lad.  Académie 1 oott 

A La  Rue,  employé  à la  figure  équestre,  par  gratifi- 
cation  i5ott 

16  novembre  : à Contât,  portier  de  l’Observatoire, 

idem i5ott 

23  novembre  : à Jean  Candon,  charpentier  du  Canal 
de  Versailles,  pour  le  service  extraordinaire  qu’il  a rendu 
à Fontainebleau  pendant  48  jours  que  le  Roy  y a sé- 
journé   

A Jaqces  Douville,  calfateur,  pour  idem 5ott 

A Nicolas  Granval,  matelot,  pour  idem 36tt 

A François  Vidotti,  autre,  pour  idem 36tt 

A Jean-Baptiste  Juste,  autre,  pour  idem 3fitt 

A Georges  Régnault,  autre,  pour  idem 36tt 

3 0 novembre  : aux  palfreniers  des  écuries  du  Roy, 
pour  les  fumiers  qui  leur  ont  esté  pris  pour  les  parquets 

de  Fontainebleau 77tt 

Au  sr  Boucault,  garde-magasin,  pour  les  soins  qu’il  a 
eu  à conduire  les  ouvrages  de  charpente  des  rempièle- 

mens  des  isles • • ioott 

Au  s1  Jumel,  autre,  pour  les  soins  qu’il  a eu  de  con- 
duire les  ouvriers  du  réservoir  de  Lucienne..  ....  75tt 
A Laurens,  plombier,  pour  les  soins  qu’il  a pris  de 
conduire  et  faire  rétablir  les  acqueducs  qui  conduisent  les 
eaux  de  la  Selle  à la  Machine  et  à travailler  au  conroy 

du  réservoir  de  Lucienne 7^ 

A Pasquier  Souchet,  à compte  de  la  gratification  de 

3ooft  que  S.  M.  luy  a accordée  pendant  l’année  1698  à 
cause  du  soin  qu’il  a eu  des  orangers  du  château  de 

Fontainebleau ibott 

7 décembre  : au  s'  Bonnefonds,  garde-magasin  de  la 

place  de  Vandôme,  par  gratification 15011 

A Louis-Clément  Garnier,  jardinier  du  Roulle,  idem. 

200tt 

Au  sr  Girar,  inspecteur  de  la  pépinière,  ùlem.  ioott 
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i4  décembre  : au  sr  Le  Beau,  garde  de  la  Machine, 
parfait  payement  de  2iott  que  le  Roy  luy  a accordé 
pour  le  soin  qu’il  a eu  pendant  tout  l’été  de  faire  venir 
le  moilon  et  de  faire  fournir  des  charettes  pour  la  con- 
struction de  l’abreuvoir  de  Marly i5ott 

A Nicolas  Prouvais,  charpentier  à la  Machine,  poul- 
ies soins  qu’il  prend  actuellement ioott 

A Pierre  Largouette,  serrurier,  pour  le  service  extra- 
ordinaire qu’il  rend . 6ott 

A Gilles  La  m botté,  charpentier  Liégeois,  à cause 
du  soin  qu’il  a eu  d’aller  chercher  des  hois  et  autres 
voyages  qu’il  a fait  pour  les  besoins  de  la  Machine  en 

1698 75*1 

21  décembre  : à la  veuve  Lardoise,  couvreur,  qui 
s’est  tué  en  travaillant  à la  couverture  de  la  Grande 

Ecurie ioott 

Au  sr  Patenôtre,  pour  i4  journées  qu’il  a employées 
à écrire  dans  le  bureau  de  la  Surintendance  des  Bâtimens , 

à raison  de  3^  par  jour â2tt 

A la  veuve  Desjardins,  concierge  de  la  Surintendance, 

par  gratification ioott 

Somme  de  ce  chapitre 12677^ 

ENTRETIEN  DES  MAISONS  ROYALLES. 

5 janvier- 20  avril  : au  sr  Duru,  concierge  et  garde- 
meubles  du  château  de  Vincennes,  pour  ses  apointemens 
et  nourriture  pendant  le  dernier  trimestre  1697  et  les 

trois  premiers  mois  1698  (2  p.)..  . . 900^ 

A Pierre  Thierry,  garçon  dud.  Duru,  idem  (2  p.).  . 

25oh 

A Nicolas  Délié,  autre  garçon  dud.  Duru,  pour  idem 

(2  p.) 25ott 

20  juillet- 2 novembre  : à Duru,  pour  lui  et  ses  deux 
garçons  pendant  le  deuxième  et  troisième  quartiers  1698 
(2p.) iâoott 

5 janvier-  1 h décembre  : à Chevillard,  fonlainier  de 
Vincennes,  pour  l’entretien  des  deux  fontaines  pendant 
le  dernier  quartier  1697  et  l’année  1698  (9  p.).  800^ 

A Thomas,  jardinier  à Vincennes,  sur  ses  gages  et 

entretiens  de  1697  et  1698  (10  p.) 1 975^ 

26  janvier- 23  mars  : au  s'  Le  Bouteux  fils,  sur  l’en- 
tretien des  orangers  du  jardin  des  Tuileries  en  1697 
(2  p.) 6ooH 

6 avril- 16  novembre  : à luy,  sur  idem  en  1698 

(2  p.  ) 2 1 O** 

26  janvier  : à M.  Seguin,  pour  estre  distribuez  à 

Henry  Delionne  et  François  Parmentier,  pour  le  soin 
qu’ils  ont  eu,  pendant  1697,  de  ballayer,  nettoyer,  ail u- 


27. 
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mer  et  éteindre  le  feu  dons  les  salles  des  Académies 
d’architecture,  peinture  et  sculpture  établies  au  Louvre, 

et  autres  petits  services ioott 

26  janvier-20  juillet  : à la  veuve  Pallas,  concierge 
du  sérail  à Vincennes,  pour  ses  apointemens  des  six  der- 
niers mois  de  1696  et  de  1697  (3  p.) 700^ 

26  janvier- 1/1  décembre  : au  sr  Jubin,  jardinier  du 
palais  du  Luxembourg,  pour  l’entretien  du  grand  jardin, 
du  jardin  de  Madame  de  Guise  et  de  celuy  de  l’orangerie 
dud.  palais,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  1697 

et  six  premiers  1698  (5p.) 2000^ 

26  janvier- 2 novembre  : à la  veuve  Lemaire  et  à 
Etienne  Lemaire,  son  fils,  pour  l’entretien  de  l’ancien 
plant  d’arbres  et  du  petit  jardin  de  feue  Mademoiselle 
au  palais  du  Luxembourg,  en  1697  et  1698  (4  p. ) 6oott 
2 février- 21  décembre  : à Louis  de  la  Lande,  sur 
l’entretien  de  l’orangerie  et  palissades  du  parterre  de 
Saint-Germain-en-Laye  pendant  1697  et  1698  (8  p.). . 

2000tt 

A luy,  sur  celuy  du  Boulingrin  pendant  le  même 

temps  (9  p.) 1707^ 

A la  veuve  Jean  de  la  Lande,  sur  celuy  du  grand  par- 
terre en  broderie,  idem  (9p.) 171 5tt 

À la  veuve  Bellier,  sur  celuy  du  jardin  en  gazon, 

idem  (9p.) i625tt 

A Pierre  et  François  Coustillik,  sur  celui  du  jardin 

du  Val  (9  p.) 55oott 

9 février -2  novembre  : à Barré re,  concierge  du  pa- 
lais du  Luxembourg,  tant  pour  ses  gages  que  pour  ses 
garçons  qui  ont  eu  le  soin  de  nettoyer  et  tenir  nets  les 
principaux  appartenons,  escaliers,  terrasses  et  cours  dud. 
palais,  à raison  de  iooott  par  an,  de  juillet  1697  à fin 

1698  (A  p.) looott 

16  février-  16  novembre  : à Goeren,  dit  La  Salle, 

portier  du  porc  de  Saint-Germain-en-Lave,  pour  ses 

gages  des  deux  derniers  quartiers  1697  et  deux  pre- 
miers 1698(4  p.) 7oott 

2 mars- 28  septembre  : à Goeren,  dit  La  Salle,  con- 
cierge du  Val,  pour  ses  gages  des  trois  derniers  quar- 
tiers de  1697  (3  p.  ) 9oott 

2 mars  : à François  Laveciief,  ayant  l’entretien  du 
jardin  et  parterres  devant  les  grottes  du  château  neuf  de 
Saint-Germain-en-Laye,  pour  son  quartier  d’avril  1697, 

à 4 Sort  par  an ii2tt  105 

A luy,  ayant  celui  des  canaux  et  collines,  à 7 5^  par 

an,  pour  idem i8Hi5s 

A Claude  Marais,  veuve  de  Pierre  Patenostre,  con- 
cierge du  Chenil  proche  le  Tripot,  à i8ott  par  an,  pour 
idem l\  5tt 


A Pierre  Bertin,  concierge  du  château  neuf,  à 4 75*+ 

par  an ii8ttif>5 

A Gilles  Richard,  concierge  delà  petite  escurie.  5ott 
A Soulaigre,  concierge  du  vieux  château..  . . 56tt5* 
A luy,  pour  l’entretien  de  l’horloge,  à 75^  par  an.  . 

i8tt  i5“ 

A Cleramboust,  portier  du  grand  parterre,  à 36ott  par 

an qott 

A Est  1 en  ne  Treiikux,  concierge  de  la  Surintendance 

* 5ott 

A Claude  Lefebvre,  concierge  de  la  maison  de  la 

Religion  à Saint-Germain » 5o+! 

8 juin- 16  novembre  : aud.  Lavechef  et  autres  dé- 
nommez ci-dessus,  pour  les  petits  entretiens  de  Saint- 
Germain  pendant  les  deux  derniers  quartiers  1697  et  le 

premier  de  1698  (3  p») 1 83o++ 

23  mars  : à Julien  de  Bray,  ayant  l’entretien  e la 
moitié  du  grand  parterre  du  Tibre  à Fontainebleau,  pour 

le  quartier  d’avril  1697 7°tt 

A Gaspard  Quinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre  moi- 
tié   70^ 

A Jacques  Grognet,  ayant  celuy  des  couvertures  d’ar- 
doise et  de  tuile 20ott 

A la  veuve  Tisserant,  ayant  celuy  des  vitres.  . . 1 1 
A Ciiâtillon,  ayant  celui  du  jardin  de  la  Reyne  et  des 

orangers  qui  y sont 120*+ 

A Varin,  ayant  celuy  des  espaliers  du  parc 70^ 

A Louis  Desbouts,  ayant  celui  des  allées  du  parc.  . . 

ioott 

A Pion,  ayant  le  soin  et  nourriture  des  carpes  et  ci- 
guës du  Canal i4ott 

A Couturier,  ayant  le  soin  et  entretien  des  fontaines 

■ iooH 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  l’entretien  du  jardin  des 

Pins 5ott 

Aux  Religieux  de  la  Charité  d’Avon,  à compte  de  la 
pension  qui  leur  est  accordée  par  le  Roy  pour  la  subsis- 
tance des  malades i5o« 

4 mav-3o  novembre  : auxd.  de  Bray,  de  Richemont, 
Grognet  et  autres  ci-dessus,  sur  leurs  entretiens  de  Fon- 
tainebleau pendant  la  présente  année  (7p.)...  84iott 
28  décembre  : aud.  de  Bray,  parfait  payement  de 
iooott  pour  la  moitié  de  l’entretien  du  grand  parterre 

du  Tibre 44ott 

Aud.  de  Richemont,  idem,  pour  l’autre  moitié..  44ott 
A Chatillon,  parfait  payement  de  i6oott  pour  le  jar- 
din de  la  Reyne  et  orangers  qui  y sont G4ott 

Aud.  Grognet,  parfait  payement  de  3i4ott  pour  les 
couvertures ngott 
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Aud.  Varin,  parfait  payement  de  g7 pour  les  espa- 
liers du  parc A 1 5tt 

A Louis  Desbouts,  parfait  payement  de  2ioott  pour 

les  allées 90011 

A Pion,  parfait  payement  de  1787^  pour  nourriture 

des  cignes  et  carpes. 617N 

A Couturier,  parfait  payement  de  ioooott  pour  le 

soin  et  entretiens  des  fontaines aoott 

Aux  Religieux  de  la  Charité  d’ Avon,  parfait  payement 

de  1960^  pour  leur  subsistance 760^ 

Aud.  Gabriel  Desbouts,  parfait  payement  de  700*+ 

pour  entretien  du  jardin  des  Pins 3oott 

6 avril  : au  sr  Le  Nostre,  ayant  l’entretien  des  par- 
terres, du  petit  jardin  à fleurs  et  des  palissades  de  jas- 
mins d’Espagne  aux  Thuileries  pendant  1697.  • • 5oott 
A Claude  Desgots,  ayant  celuy  de  toutes  les  allées 

dud.  jardin ..  2 00tt 

2 5 may  : à luy,  à compte  idem 5oott 

6 avril  : à la  veuve  Masson  et  Claude  Le  Juge,  sa 
sœur,  ayant  celuy  du  petit  jardin  dud.  palais,  à compte 

sur  1698 i5ott 

1 "juin  - 7 septembre  : auxd.  Le  Nostre,  veuve  Masson  , 
Le  Bouteux  et  Desgots,  pour  leurs  entretiens  des  Thui- 

leries  en  1698  (4p.) 3i4oH 

6 avril:  à Gabriel  Michel,  Suisse,  portier  de  la  grande 
porte  du  palais  du  Luxembourg,  pour  ses  gages  pendant 

les  trois  derniers  mois  1697 . . . . . 7Ô,t 

A David  Tinemberg,  autre  portier  de  la  grille  du  jar- 
din dud.  palais,  pour  idem 75H 

A Jean  Tinemberg,  autre,  pour  idem . 75^ 

A Julien  Dujardin,  autre  portier  de  la  basse  cour 

dud.  palais  75tt 

A Michel  Leduc,  autre  à la  basse  cour  sur  la  rue 

d’Enfer . 75^ 

i3  juillet- 19  octobre  : aux  cinq  portiers  du  Luxem- 
bourg, pour  leurs  gages  des  six  premiers  mois  1698 

(2  p.) 75o" 

18  may  : à Laurï,  portier  du  jardin  des  Tbiiilleries 
du  costé  du  Pont-Royal,  pour  ses  gages  du  quartier  de 

juillet  1697,  à 3oott  par  an ,. 75H 

A Villeneuve,  autre  portier  du  côté  du  manège,  pour 

idem 7 

A Duchemin,  autre  portier  de  la  porte  par  où  l’on  fait 

voiturer  les  fumiers 75^ 

9 novembre- 7 décembre  : aux  trois  portiers  des 
Tuilleries,  pour  leurs  gages  des  six  premiers  mois  1698 

(a  p.) 45ott 

18  mav -7  décembre  : à la  veuve  Carbonnet,  ayant 
l’entretien  de  la  haute  allée  des  maronniers  d’Inde  et 


j piscéas  jusqu’à  la  moitié  du  fer  à cheval  aud.  jardin, 
I 3ooH  pour  lecl.  entretien  pendant  trois  quartiers,  et  1 5ott 
; pour  le  loyer  de  la  maison  qu’elle  occupe  à cause  dud. 

entretien  (3  p.) » 45oH 

1"  juin  : à Gabriel  Dorchemer,  dit  La  Tour,  pour 
j l’entretien  du  petit  jardin  de  la  conciergerie  du  château 

pendant  les  trois  premiers  mois  1698 1 1 tt  5S 

A Louis  Dubois,  concierge  du  logis  de  la  fontaine 
Belleau  et  des  écuries  de  la  Reine,  pour  ses  gages  de 

concierge  et  jardinier,  idem.  87^  1 0’ 

A la  veuve  Vieuxpont,  ayant  l’entretien  du  jardin  po- 
tager et  fruitier  et  du  jardin  neuf,  pour  idem.  . . . 4f)tt 
A Nivelon,  pour  le  netoiement  du  jeu  du  Mail,  l’en- 
tretien des  palissades  d’icelui,  ensemble  des  arbres  et 
palissades  plantées  nouvellement  entre  les  canaux  du 

Chenil '. 27^  2’  6d 

A Voltigeant,  ayant  l’entretien  de  tous  les  balteaux 

apartenans  à S.  M.  sur  le  Canal 5ott 

A la  veuve  Jacques  Besnard,  ayant  celuy  du  jardin  de 

l’hôtel  d’Albi*et 2 5tt 

A Ciiatillon,  pour  faire  nettoyer  l’étang  et  canaux  du 

jardin  des  Pins  et  du  jardin  de  la  Fontaine 5ott 

A Toulet,  concierge  du  pavillon  où  loge  M.  le  Sur- 

intendant  des  finances  5ott 

A la  veuve  Lv  Salle,  concierge  de  la  Surintendance 

des  Bàtimens 5o1+ 

i A Antoine  Gervais,  portier  du  parc 7 ntt 

i A la  veuve  Bénard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albrel.  2Ùtt 

A Cosme  Petit,  portier  de  la  cour  du  Cheval  blanc.  . 

5o" 

A Gabriel  DobcHemer,  concierge  du  château..  . 75^ 
A la  veuve  Dubois,  peintre,  pour  l’entretien  de  toutes 

les  peintures 1 5ort 

A la  veuve  Girard,  pour  celuy  des  plombs  . . . iâott 
7 septembre- 28  décembre  : aud.  Dorchemer  et  au- 
tres ci-dessus,  pour  les  trois  derniers  quartiers  1698 

(3p.) • 261  2*t  1 2S  6d 

28  décembre  : à Nicolas  DorciiemEr,  au  lieu  de  la 
pension  que  feu  Louis  Dorchemer,  son  frère,  luy  devoit 
payer,  en  vertu  du  brevetée  S.  M.  du  8 décembre  1673, 
sur  le  neltoyemcnt  des  cours  du  château  de  Fontaine- 
bleau dont  il  étoit  chargé,  que  S.  M.  a supprimé, 
l’ayant  mis  à l’entretien  suivant  le  marché  qui  en  a esté 

fait,  et  ce  pendant  la  présente  année ioott 

1 3 juillet  : à Germain,  portier  du  Cours-la-Beihe  du 
costé  des  Thuilleries,  pour  les  six  premiers  mois  de 

1698 7 5+t 

A Bacouf.l,  idem  du  costé  de  Cbaillot 70^ 
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i3  juillet- 1 4 décembre  : à luy,  comme  garde  des 

avenues  des  Thuilleries  (s  p.) . . î oott 

ier  novembre  : à Couplet,  concierge  de  l’Observatoire, 

à compte  de  ses  appointemens 3oott 

28  décembre  : à Turola,  garde-meuble,  ayant  la 
charge  de  faire  tendre  et  nettoyer  les  meubles  de  Fon- 
tainebleau, et  veiller  à la  conservation  d’iceux,  pour  ses 

gages  de  1698 3oott 

Aux  Religieux  de  la  Très  Sainte  Trinité  du  couvent 
fondé  à Fontainebleau,  tant  pour  l’entretien  d’une  lampe 
d’argent  garnie  de  ses  chainons  que  S.  M.  a donnée 
pour  brûler  jour  et  nuit  devant  le  Très-Saint-Sacrement 
de  l’autel,  que  pour  la  fourniture  et  entretien  des  orne- 
mens  et  pareniens  d’autel,  linge  et  luminaire  pour  la 
célébration  du  service  divin , pour  l’année  1 698  . . 3oott 
A Nicolas  Thierry,  ayant  la  garde  et  conciergerie  du 
chenil  neuf  et  du  vieux  qui  est  à présent  la  petite  escu- 

rie,  pour  idem 1 oott 

A Desplats,  ayant  la  charge  de  garde  de  la  basse  cour 

des  cuisines,  pour  idem . 5ott 

A Charles  Picault  de  Dernault,  ayant  la  charge  de 

garde  de  la  basse  cour  du  Cheval  blanc 37*+  ios 

A Dupont  et  à Jeromine  Dupont,  sa  fille  ainée,  reçeue 
en  survivance  par  brevet  du  17  mars  1 6 9 5 , à cause  de 
l’entretien  de  la  vollière  qu’il  avoit  avant  qu’elle  fût 

convertie  en  orangerie 6oott 

A Châtillon  , ayant  le  soin  de  monter  et  entretenir 
l’horloge  du  château,  pour  ses  gages  de  1698.  . . îoott 
Somme  de  ce  chapitre 55205*1 

GAGES  D’OFFICIERS  ET  EMPLOYEZ 

SUIVANT  L’ÉTAT. 

ier  lévrier  1699  : au  sr  de  Cotte,  architecte  du  Roy, 
pour  ses  gages  en  lad.  qualité  pendant  l’année  dernière 

1 698  2400^ 

8 février  : au  sr  Gabriel,  contrôleur  général  alterna- 
tif des  Bûtimens,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages  à 
cause  de  sad.  charge  pondant  l’année  dernière  1698..  . 

4i25tt 

1 4 février  : à la  veuve  et  aux  héritiers  du  sr  Lefebvre, 
contrôleur  général  triennal  desd.  Bàtimens,  pour  ce  qui 
leur  est  dû  des  gages  dud.  deffunt  sr  Lefebvre  et  aug- 
mentation d’iceu*  à cause  de  sad.  charge  pendant  les 
mois  de  janvier,  février,  mars  et  dix-neuf  premiers  jours 
d’avril  de  l’année  dernière,  à raison  de  4 1 3 R tt , à quoy 
montent  trois  quartiers  de  ses  gages  cl  augmentation 

d’iceux  pendant  l’année  dernière 1 a 3 4++  8S  6d 

Au  sr  Goquart  de  la  Motte,  Conseiller  du  Roy  en  ses 


Conseils,  intendant  et  ordonnateur  ancien  des  Bàtimens, 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages  à cause  de  sad.  charge 

pendant  l'année  dernière 45oott 

Au  sr  Essains,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  in- 
tendant et  ordonnateur  triennal  desd.  Bàtimens,  pour 
trois  quartiers  de  ses  gages  à cause  de  sad.  charge .... 

45ooN 

Au  sr  Le  Nostre,  contrôleur  général  ancien  desd.  Bà- 
timens, pour  I rois  quartiers  de  ses  gages  à cause  de  sad. 

charge 4o8ott  t8s  9d 

A André  Le  Nostre,  jardinier,  retenu  pour  travailler 
aux  desseins  des  parterres  et  des  jardins  de  S.  M.  lors- 
qu’il sera  commandé,  pour  scs  gages  pendant  lad.  année 

dernière...*. 1200*1 

A M*  Charles  Le  Besgue,  trésorier  général  desd.  Bà- 
timens, 3i5ot  pour  trois  quartiers  de  ses  gages  de  la 
charge  de  trésorier  général  alternatif  et  de  la  moitié  de 
celle  de  trésorier  général  ancien,  et  3oo**  pour  ceux  de 
ses  premiers  commis,  pendant  lad.  année  dernière..  . . 

345g*1 

A Me  Jean  Baptiste  Durey  de  Vieuxcour,  autre,  pour 
trois  quartiers  de  la  charge  de  trésorier  général  alter- 
natif  345oH 

i5  février  : au  sr  Desgodets,  architecte  de  S.  M. , 
pour  ses  gages  en  lad.  qualité  pendant  1698  . . . 1000** 
A la  veuve  ü’Estienne  Yvon,  couvreur  ordinaire  desd. 

Bàtimens,  pour  ses  gages * 3ott 

26  février- ier  avril  : à la  veuve  et  aux  héritiers  du 
sr  Lefebvre,  contrôleur  général  triennal  en  exercice  en 
l’année  dernière,  parfait  payement  de  1957**  io*  8d, 
sçavoir  : i55iH  %'  gd  qui  leur  a esté  accordé  par  le  Roy 
pour  les  gages  dud.  deffunt  et  augmentation  d’iceux 
à cause  de  sad.  charge,  depuis  son  déceds,  arrivé  le 
19  avril  1698,  jusqu’au  4 septembre  ensuivant  que  le 
sr  Mollet  qui  a esté  pourveu  de  lad.  charge  a esté  reçeu, 
qui  sont  4 mois  i4  jours,  à raison  de  4i33**  pur  an 
et  4o6tt  5S  5d  pour  les  gages  de  son  commis  depuis  le 
ier  janvier  jusqu’au  4 septembre  (2p.)..  1957**  105  8d 
Au  sr  Mollet,  contrôleur  général  triennal  desd.  Bàti- 
mens, pour  ce  qui  luy  est  dû  de  ses  gages  et  augmen- 
tation d’iceux  à cause  de  sad.  charge  depuis  et  compris 
le  4 septembre  jusques  et  compris  le  dernier  décembre 
1698,  à raison  de  4i33H  par  an,  à quoy  montent  trois 


; quartiers  de  ses  gages  et  augmentation  d’iceux  pendant 

la  même  année  dernière i338tt  19’  4d 

A luy,  pour  les  gages  de  son  commis  pendant  le  susd. 
temps,  à raison  de  Goo**  par  an 194**  8S  Gd 


Au  sr  François  Francises,  intendant  delà  conduite  et 
mouvement  des  eaux  et  fontaines  de  S.  M.,  2200**  pour 
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trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmentations  d’iceux  eu  I 
lad.  qualité,  7000**  à cause  de  l’entretien  des  fontaines  | 
de  Rungis,  palais  du  Luxembourg,  Croix  du  Tiroir  et  j 
château  du  Louvre,  et  8oott  pour  l’entretien  des  fon- 
taines et  grottes  des  châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye  j 

ioo5ott 

Somme  de  ce  chapitre 4 35 1 5S  g11 

ETAT  PARTICULIER. 


i5  mars  1699  : au  sr  de  la  IIyre,  professeur  de 
l’Académie  d’architecture  établie  au  Louvre,  pour  y te- 
nir les  Conférences  et  y enseigner  publiquement,  pour 

ses  gages  de  lad.  année iaooH 

Au  sr  Félibien,  historiographe  desd.  Bâtimens,  idem 
1200ti 


A Noël  Coypel,  peintre noo1* 

A Bailly,  peintre  en  miniature 200^ 

A Fiuquet,  autre  peintre eoo*1 

A Jean-François  Félibien,  ayant  la  garde  des  figures 
qui  sont  dans  le  magasin  des  antiques  placé  au  Louvre, 

pour  ses  gages  idem 4oott 

A François  Girardon,  sculpteur,  faisant  ordinaire- 
ment les  modelles  et  ornemens  tant  au  Louvre  qu’ail- 
leurs 2 0 ott 


A Corneille  Vanclève,  autre  sculpteur 200^ 

A Thomas  Regnaüdin  , autre i5ott 

A Antoine  Coisvox,  autre 200+* 

A Pierre  Legros,  autre i5ott 

A Baptiste  Tuby,  autre 20ott 

A Pierre  Mazelines,  autre i5ott 

A Jean  Cuvillier,  marbrier 3ott 

A François  Deschamps,  autre  3ott 

A Dominico  Cuccy,  qui  fait  toutes  les  garnitures  de 

bronze  doré  des  portes  et  croisées  des  Maisons  royalles, 

pour  ses  gages. Go'N 

A Le  Clerc,  graveur,  pour  idem ioott 

A la  veuve  et  héritiers  de  Claude  Tricot,  maître  des 
œiïvres  de  maçonnerie  des  bâtimens  du  Roy,  tant  pour 
ses  gages  anciens  qu’augmentation  d’iceux..- ....  6oott 
A Paul-Mathieu  Poisson,  maître  dés  œuvres  de  char- 
penterie, pour  avoir  l’œil  sur  tous  les  charpentiers  des 

Maisons  royalles,  pour  ses  gages . Goo1* 

A Jean  Dorbay,  maçon 3ott 

A Jacques  Mazièrb,  autre 3oH 

A Pierre  Thévenot,  autre . 3ott 

A Pierre  Le  Maistre  le  neveu,  autre..  .......  3oti 

A Gérard  Marcou,  autre.  3ott 

A Jean  Mallet,  charpentier 3ott 
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A Michel  Remy,  menuisier 3ott 

A Pierre  Veydeau,  autre 3ott 

A Antoine  Rivet,  autre 3ofl 

A Pierre  Roger,  serrurier 3ott 

A André-Charles  Boule,  ébéniste 3ott 

A Jean  Oppenort,  autre 3oti 

A Gabriel  Janson,  vitrier 3oH 

A Bernard  Lespinouze,  autre 3oti 

A Jacques  Lucas,  plombier 3ott 

A Louis  Regnouf,  paveur 3oti 

A Bon  Briot,  miroitlier 3o*t 

A Guillaume  Desauziers,  peintre  et  doreur..  . . 3ott 

A Masselin,  chaudronnier 3ott 

A Padelain  et  Yarisse,  ramonneurs  de  cheminées, 

idem 6oH 

A Armand-Claude  Molet,  jardinier,  retenu  pour  tra- 
vailler aux  desseins  des  parterres  et  des  jardins  de  S.  M. 

lorsqu’il  sera  commandé,  pour  ses  gages 5ooN 

A Jacques  Thuret,  horlogeur,  retenu  pour  entretenir 
toutes  les  pendules  des  Bâtimens,  tant  à Paris  qu’à  Ver- 
sailles  3ooH 

Au  commis  du  sr  Coquart  de  la  Motte,  intendant  en 

exercice,  pour  ses  gages - . 600 H 

A René  Seguin,  concierge  du  château  du  Louvre,  pour 
tenir  nettes  toutes  les  grandes  et  petites  galleries,  les 
ouvrir  et  fermer,  pour  ses  gages  tant  anciens  que  nou- 
veaux. . 100tt 

A Duclos,  concierge  du  Collège  de  France 25^ 

A Henry  SoulaIgre,  portier  du  vieux  château  de 
Saint-Germain,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages.  . 7.5^ 
A Claude  Thuillier,  portier  de  la  porte  du  parc  au 

bas  des  descentes  dud.  château 75^ 

A Pierre  Binet,  portier  du  château  neuf 7,^ 

A Louis  Poisson,  peintre 3ott 

A Jacques  Barrier,  maçon 3oH 

A Jean-Jacques  Aubert,  charpentier 3ott 

A Raoul  Depierre,  dit  Laporte,  autre 3o!t 

A François  Milot,  menuisier 3ott 

A Joseph  Rouiller,  serrurier. 3ot! 

Au  sr  de  la  Ciievalleraye,  concierge  du  château  de 

Madrid i5ott 

Au  sr  de  Garsault,  concierge  du  château  de  Saint- 

Léger,  pour  deux  quartiers  de  ses  gages 2 2 5tt 

Au  sr  Avé  Bourgeon,  garde  des  fontaines  de  Pougues, 

pour  trois  quartiers  de  ses  gages 76^ 

A Gaulard,  concierge  de  l’hôtel  des  Ambassadeurs 

extraordinaires,  pour  ses  gages ioott 

A luy,  pour  l’entretenement  d’un  jardinier  et  d’un 
portier.  . i5ott 
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a 3 mars  : à Nous,  à compte  de  nos  gages  à cause  de 
nostre  charge  de  Surintendant  et  Ordonnateur  Général 
des  Bâtimons,  jardins,  arts  et  manufactures  de  S.  M., 
et  pensions  attribuées  et  unies  à icelle  pendant  la  pré- 
sente année Gooo** 

22  juin  : à Nous,  sur  idem Gooo** 

3 juillet  : à M.  le  marquis  de  Saint-Hérent,  capitaine- 
concierge  du  château  de  Fontainebleau,  pour  ses  gages 
pendant  les  six  premiers  mois  de  la  présente  année  1698, 
à raison  de  38oo**  par  an,  outre  1200**  employez  dans 
l’état  du  Roy  de  la  Maîtrise  de  Melun  et  Fontainebleau. 

21  septembre  : à Nous,  sur  idem Gooo** 

1 k décembre  : à M.  le  marquis  de  Saint-Hérent, 

pour  les  six  derniers  mois  1 69-8 1900** 

21  décembre  : à Nous,  parfait  payement  do  27200** 

pour  nos  gages 9200** 

8 février  1 699  : à Nous,  pour  trois  quartiers  de  nos 
gages  à cause  de  nostre  charge  de  Conseiller  du  Roy  en 
ses  Conseils,  intendant  et  ordonnateur  alternatif  desd. 
Bâtimens,  jardins,  arts  et  manufactures  de  S.  M.  pen- 
dant l’année  1698 4665** 

• , 1900** 

Som me  de  ce  chapitre 4/4970** 

ANNÉE 

1699. 
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21  décembre  1698  : de  M.  Pierre  Gruïn,  garde  du 
Trésor  royal,  1200000**  pour  employer  à compte  de  la 
dépense  que  le  Roy  a ordonné  eslre  faite  pour  ses  bâti- 
ments pendant  l’année  1699,  et  10000**  pour  les  taxations 

du  trésorier,  à raison  de  2d  pour  livre 1210000** 

2 janvier  1699  : de  luy,  5ooo**  pour  délivrer  à 
M.  l’archevesque  de  Rouen,  pour  une  année,  éclieue  le 
3o  décembre  1698,  du  loyer  de  deux  maisons  à luy 
apartenantes  rue  Vivien,  à Paris,  occupées  par  la  biblio- 
thèque de  S.  M. , et  4 1 **  i3“  Ad  pour  les  taxations  du 

trésorier 5o4i**i3s4d 

De  luy,  1 i5oo**  pour  délivrer  au  sr  Mansart,  sçavoir  : 
10000**  en  considération  de  l'inspection  générale  que 
le  Roy  luy  a donnée  sur  ses  bâtiments  pendant  1G98; 
i5oo*t  pour  les  apointemens  de  son  commis  pendant 
idem,  et  95**  i6s  8d  pour  les  taxations..  1 1 5g5**  i6s  8d 
De  luy,  12000**  pour  délivrer  au  sr  Deville,  sçavoir  : 
6000**  par  gratification , en  considération  du  soin  qu’il  a 
pris  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne  pendant  l’an- 
née dernière  1 698;  6000**  de  pension  extraordinaire  que 
S.  M.  lui  a accordée  pendant  la  même  année,  et  îoo** 

pour  les  taxations  du  trésorier 12100** 

De  luy,  3ooo** pour  délivrer  au  sr  Le  Nostre,  par  gra- 
tification, en  considération  du  service  qu’il  a rendu 
dans  les  Bâtiments  pendant  l’année  dernière  1698,  et 

e5**  pour  les  taxations  du  trésorier 3o2a** 

De  luy,  4oo**  pour  délivrer  au  nommé  Chatillon, 
jardinier  de  l’orangerie  du  château  de  Fontainebleau,  par 

gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a eu  des 
orangers  de  S.  M.  pendant  l’année  dernière  1698,  et 
3**  G5  8d  pour  les  taxations  du  trésorier.  . . 4o3**  6**  8d 
De  luy,  800**  pour  délivrer  à Jean  Massagati  et  Pal- 
marin  Palmarini,  anciens  gondolliers  Vénitiens,  par  gra- 
tification, en  considération  du  service  qu’ils  ont  rendu 
sur  le  Canal  de  \ ersailles  pendant  l’année  dernière  1698, 

et  6**  i3‘  4d  pour  les  taxations 80 G**  i3!  /id 

De  luv,  4oo**  pour  délivrer  au  nommé  Soulaigrk, 
concierge  du  château  vieux  de  Saint-Germain-en-Laye, 
pour  son  remboursement  des  dépenses  qu’il  a fait  pour 
faire  nettoyer  dans  les  appartemens  et  cours  dud.  châ- 
teau pendant  l’année  dernière  1698,  que  le  roi  et  la 
reyne  d’Angleterre  y ont  logé,  et  3**  6S  8d  pour  les  taxa- 
tions  4o3**  6S  8d 

De  luy,  370**  pour  délivrer  au  s‘  Prieur,  curé  de 
Croissy-la-Garenne  près  Saint-Germain-en-Laye , pour 
son  indemnité,  pendant  1698,  de  la  nonjouissance  des 
dixmes  sur  les  terres  acquises  au  nom  du  Roy  dans  lad. 
paroisse,  et  3*+  2S  6d  pour  les  taxations..  . . 378**  2S  6d 
De  luy,  3oo**  pour  délivrer  à la  veuve  du  sr  Jourdan, 
cy-devant  inspecteur  dans  les  bâtiments  et  jardins  du 
château  de  Versailles,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy 
a accordée  pendant  l'année  dernière  1698  en  considé- 
ration des  longs  services  qu’il  a rendus  à S.  M.  en  cette 

qualité,  et  2**  10'  pour  les  taxations 3o2**  ios 

5 janvier  : de  luy,  1 177**  1 2S  pour  délivrer  aux  Reli- 
gieux pénilens  du  Tiers  Ordre  S1  François  établi  à Mou- 
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lan,  pour  leur  remboursement  du  fonds,  indemnité  et 
nonjouissance  d’une  petite  maison,  cour  et  jardin  à eux 
appartenant,  que  le  Roy  a fait  démolir,  et  couvrir  de 
terre  toute  la  place  pour  élargir  le  chemin  de  Pontoise 
afin  de  rendre  l’entrée  du  couvent  des  Filles  de  l’Annon- 
ciade  plus  aisée,  et  9++  i6s  3d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier   1 187*+  8S  3d 

De  luv,  1729++ 1 is  pour  délivrer  au  sieur  Orceau,  pour 
son  remboursement  tant  du  fonds  que  de  la  nonjouis- 
sance des  grosses  dixmes  qu’il  avoit  droit  de  prendre  sur 
deux  cens  arpens  de  terres  labourables  qui  sont  enfer- 
mez dans  le  parc  de  Meudon,  et  i /|tt  8S  3d  pour  les 

taxations  du  trésorier 1 7 4 4 H is  3d 

2 h janvier:  de  luy,  2000*+  pour  délivrer  au  s1  M'oulet, 
par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a pris 
des  plans  d’arbres  des  jardins  et  avenues  des  Maisons 
royales,  et  iG*+  i3s  4d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier  201 G++  1 3S  Zid 

De  luy,  1008+*  65  8d  pour  délivrer  au  sr  Ballon  fils, 
par  gratification,  en  considération  des  services  que  feu 
son  père  a rendu  dans  les  plants  d’arbres  desdils  jardins 
et  avenues,  et  8++  6S  8d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier  1008++  6S  8d 

De  luy,  684++  6S  pour  délivrer  au  sr  curé  de  Marly, 
sçavoir  : 210+*  pour  la  nonjouissance,  pendant  l’année 
dernière  1 G98 , clc  75  arpens  de  pré  compris  dans  le  fonds 
de  Marly,  et  A7 Att  5S  pour  la  nonjouissance,  pendant 
ladite  année , de  la  dixme  des  terres  labourables  de  lad. 
cure  que  le  Roy  a fait  planter  en  bois,  y compris  la 
dixme  du  troupeau  du  Trou  d’Enfer,  et  5*+  i/is  pour 

les  taxations Obgft  igs 

8 février  : de  luy,  1180*+  pour  délivrer  au  principal, 
procureur  et  boursiers  du  Collège  de  Cambray,  pour  le 
dédommagement  de  leurs  bàlimens  qui  ont  esté  dé- 
molis par  ordre  du  Roy  pour  la  construction  du  Collège 
de  France,  et  ce  pour  l’année  dernière  1698,  et  g*+  i6“ 

8d  pour  les  taxations  du  trésorier 11 8g++  1 6“  8d 

27  février  : de  luy,  200++  pour  délivrer  au  nommé 
Angrou,  dit  Poulet,  ancien  fontainier  de  Choisv,  par 
gratification  pendant  1698,  et  i*+  i3s  4d  pour  les  taxa- 
tions  2 0 1 ++  1 3S  4d 

De  luy,  554+t  8S  pour  délivrer  au  nommé  Rameau,  pour 
son  remboursement  tant  du  fonds  que  de  la  nonjouis- 
sance des  héritages  à lui  appartenans  qui  sont  occupez 
par  l’avenue  que  le  Roy  a fait  planter  en  1662  depuis  la 
porte  de  la  porte  du  parc  de  Vincennes  jusqu’à  Picpus, 

et  4++  123  p0ur  ]es  taxations 55g++  4d 

i3  mars  : de  luy,  i5oo*+  pour  délivrer  au  s'd’Etrechy, 
pour  l’indemniser  des  dépenses  qu’il  a esté  obligé  de 


434 

faire  dans  la  maison  qu'il  occupoit  à Fontainebleau,  ap- 
partenante au  Roy,  et  12++  io“  pour  les  taxations  du 

trésorier i5i2*+ios 

1 6 mars  : de  luy,  3oo++  pour  délivrer  au  nommé  Mo- 
reau, cy-devant  inspecteur  dans  le  parc  de  Versailles, 
pour  la  pension  que  le  Roy  lui  a accordée  en  considé- 
ration des  longs  services  qu’il  a rendus  à S.  M.  en  celte 
qualité  et  qu’il  n’est  plus  en  estât  de  continuer  à cause 
de  son  infirmité,  et  a++  ios  pour  les  taxations.  3o2++  10’ 
10  mav  : de  luy,  283o++  pour  employer  au  paiement 
des  gratifications  que  le  Roy  a accordées  aux  officiers  de 
ses  bâtimens  et  jardins  de  Fontainebleau  en  considéra- 
tion du  bon  état  de  leurs  entretiens  pendant  l’année  der- 
nière 1698,  et  23*+  113  8d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier  2 853++ii38d 

De  luy,  32  684*+  185  6d  pour  délivrer  à Mra<!  la  du- 
chesse de  Verneuil,  sçavoir  : 2g684+*  i8s  6d  pour  son 
remboursement  tant  du  fonds  que  de  la  nonjouissance 
des  bois  taillis  et  autres  hériltages  à elle  appartenans, 
dépendans  de  sa  seigneurie  de  l’Etang  que  le  Roy  a fait 
enfermer  dans  son  grand  parc  de  Versailles,  3ooo++  par 
gratification,  et  272*+  7“  6d  pour  les  taxations  du  tréso- 
rier   3ag57++  G5 

De  luy,  3ooo*+  pour  délivrer  aux  prestres  de  la  Mis- 
sion de  Fontainebleau,  pour  leur  subsistance  et  entre- 
lennemenl  pendant  les  six  premiers  mois  de  la  présente 

année . 3ooo++ 

i5  may  : de  luy,  9116+*  23  6d  pour  délivrer  au  sr  de 
Monmort,  pour  son  remboursement  du  prix  principal  et 
des  intérests,  pendant  i4  années,  des  lots  et  ventes,  in- 
demnité d’iceux,  et  autres  droits  seigneuriaux  qui  lui 
sont  deus  à cause  de  1 00  arpens  4 1 perches  de  terre  occu- 
pées par  l’étang  du  Menil  Saint-Denis  et  par  l’aqueduc 
de  Cognière,  qui  ont  esté  remboursez  à divers  particu- 
liers, lesquels  se  sont  trouvez  censuels  audit  sr  de  Mon- 
mort à cause  de  sa  terre  et  seigneurie  du  Mesnil'Saint- 
Denis,  et  75+1  19’  4d  pour  les  taxations..  9192++  13  iod 
De  luy,  1/1859*+  i3.6d  pour  délivrer  au  sr  de  Bartil- 
lat,  pour  son  remboursement  du  prix  principal  et  non- 
jouissance,  pendant  1 4 années,  des  terres,  prez,  bois  et 
autres  héritages  à luy  apartenans,  occupez  par  les  tra- 
vaux que  le  Roy  a fait  faire  dans  la  plaine  de  Saclay,  et 

129*+  iGs  6d  pour  les  taxations 1/1988*+  18’ 

17  mai:deluy,  i5oo++  pour  délivrer  au  nommé  Rivet, 
menuisier,  par  gratification  et  pour  aucunement  le  dé- 
dommager de  la  perte  qu’il  a fait  sur  les  voitures  de  la 
menuiserie  de  Maintenon,  et  12*+  io!  pour  les  taxations 

l5l2+*  10* 

De  luv,  5oo*+  pour  délivrer  au  nommé  Roulet,  gra- 

28 
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veur,  par  gratification,  une  fois  payée,  pour  avoir  fait 
la  graveure  du  portrait  du  Roy,  et  4**  33  4d  pour  les 

taxations 5o4*+  33  4d 

26  may  : de  luy,  3i5o*+  pour  employer  au  paye- 
ment des  dédommagemens  et  nonjouissances  des  terres, 
chàteigneraye,  friches  et  autres  héritages  occupez  par  le 
camp  du  régiment  du  Roy,  marqué  prez  de  Bechevet, 
paroisse  de  Lucienne,  pendant  la  présente  année,  et  26++ 

53  ad  pour  les  taxations  du  trésorier 3 1 7 6H  5S  2d 

29  mai  : de  luy,  9529+*  4S  6d  pour  délivrer  au  sr  de 
Rieux  et  à la  dame  son  épouse,  pour  le  remboursement 
du  prix  principal  et  intérests,  pendant  quatorze  années, 
de  lots  et  ventes  et  indemnité  d’iceux  qui  leur  sont 
dus  à cause  de  171  arpens  80  perches  de  terres  oc- 
cupées par  les  étangs  du  Petit  Port-Royal  et  du  Perray, 
et  par  les  rigolles  et  acqueducs  qui  y conduisent  les 
eaux,  qui  ont  esté  remboursez  à divers  particuliers,  les- 
quels se  sont  trouvez  censuels  ausdils  sr  et  dame  de 
Rieux  à cause  des  seigneuries  du  Fargis  et  du  Perray 
qui  leur  apartiennent.,  et  79**  83  3d  pour  les  taxations 

du  trésorier - 9608*+  123  9d 

5 juin  : de  luy,  34g6*+  108  8d  pour  délivrer  au 
sr  Destancuau,  pour  son  remboursement  du  prix  princi- 
pal et  nonjouissance,  pendant  dix  années  dix  mois  vingt- 
six  jours,  d’une  portion  de  place  à luy  appartenante, 
size  à Versailles,  prise  par  ordre  du  Roy  pour  agrandir 
l'emplacement  des  grandes  écuries,  contenant  en  su- 
perficie 106  toises  1/26  pieds,  et  29*+  2S  9<l  pour  les 
taxations  du  trésorier 3525*+  i3s  5d 

8 juillet  : de  luy,  90000*+  pour  employer  à compte  de 

la  dépense  que  S.  M.  a ordonné  estre  faite  pour  ses  bà- 
timens  pendant  la  présente  année,  outre  le  fond  cy- 
devant  fait,  et  750*+  pour  les  taxations 90760*+ 

9 juillet  : de  luy,  3ooo+*  pour  délivrer  au  sr  Marigner, 

par  gratification,  en  considération  du  travail  extraordi- 
naire qu’il  a fait  pour  la  vérifficalion  et  le  payement  des 
vieilles  debtes  des  Bàtimens  du  Roy,  et  25**  pour  les 
taxations ; 3o25*+ 

1 1 juillet  : de  luy,  4oo*+  pour  délivrer  au  nommé  Loi- 
selet,  par  gratification  ordinaire,  en  considération  de  ce 
qu’il  a accordé  le  carillon  de  la  Samaritaine  et  les  clo- 
ches de  la  paroisse  de  Versailles,  et  3*+  68  8d  pour  les 

taxations 4o3+*  6S  8d 

36  juillet  : de  luy,  3/1745+*  pour  employer  aux  rem- 
boursements des  maisons  que  le  Roy  a fait  démolir  à 
Marly  et  des  héritages  qui  sont  occupez  tant  par  le  nou- 
vel abreuvoir  que  par  les  avenues  que  Sa  Majesté  a or- 
donné'eslre  faites  pendant  la  présente  année  en  la  dé- 


pendance du  château  de  Marly,  et  289**  103  iod  pour 

les  taxations  du  trésorier 3 5 0 3 4 *+  103  iod 

ier  aoust  : de  luy,  1 5oo*+  pour  délivrer  au  sr  Petit,  de 
Fontainebleau,  pour  la  pension  que  le  Roy  lui  a accor- 
dée pendant  l’année  écheue  au  mois  d’octobre  1698, 

et  12*+  103  pour  les  taxations 1612*+  103 

et  aoust:  de  luy,  982186*+  à compte  des  dépenses  que 
le  Roy  a ordonné  estre  faites  dans  ses  bàtimens  pendant 
le  reste  de  la  présente  année,  outre  les  fonds  cy-devant 
faits,  et  81 84*+  173  8d  pour  les  taxations  du  trésorier 

- 990870*+  175  8d 

2 4 octobre  : de  luy,  4oo++  pour  délivrer  au  nomme 
Fontenay,  peintre,  par  gratification , en  considération  des 
peintures  de  (leurs  qu’il  a fait  à Marly,  et  3++  6S  8d  poul- 
ies taxations . . . 4o3++  63  8d 

i4  novembre:  de  luy,  2265++  pour  délivrer  au  sr  Des- 
jardins, pour  son  remboursementdes  frais  de  trois  voyages 
et  déboursez  extraordinaires  qu’il  a faits  pendant  trois 
mois  tant  pour  la  vérification  d’arpentage,  liquidation, 
et  dédommagement  des  terres  qui  sont  occupées  par  les 
travaux  que  le  Roy  a ordonné  estre  faits  dans  le  mar- 
quisat de  Maintenon,  que  de  toutes  les  nonjouissances  et 
états  de  remboursement  d’icelles  qui  ont  esté  faits  par 
ordre  de  S.  M. , et  18*+  173  6d  pour  les  taxations 

2283*+  173  6d 

1"  décembre:  de  luy,  600*+  pour  délivrer  à la  veuve 
du  feu  sr  Manessier,  pour  la  pension  que  S.  M.  luy  a ac- 
cordée pour  luy  donner  moyen  de  subsister  et  d’élever  ses 

filles,  et  5*+  pour  les  taxations  du  trésorier 6o5++ 

De  luy,  5oo*+  pour  délivrer  au  nommé  Lefebvre,  ta- 
pissier aux  Gobelins,  pour  la  pension  que  S.  M.  luy  a 
accordée  pendant  la  présente  année,  et  4 ++  33  4d  pour  les 

taxations 5o4++  33  4d 

4 décembre  : de  luy,  3oo++  pour  délivrer  au  nommé 
Cucci,  ébéniste  et  fondeur,  pour  la  pension  que  le  Roy 
luy  a accordée  pendant  la  présente  année  1699,  e+  10’ 

pour  les  taxations 3o2**io8 

10  décembre:  de  luy,  3666**  i33  4d  pour  délivrer  aux 
héritiers  du  sr  Mignard,  premier  peintre  du  Roy,  pour 
ses  appointemens  en  ladite  qualité  pendant  les  cinq  pre- 
miers mois  1696,  à raison  de  8800+*  par  an,  et  3 1 *+  7’ 

9d  pour  les  taxtaions 3698**  13  id 

20  décembre  : de  luy,  2000*+  pour  délivrer  au  sr  Des- 
godets, architecte,  pour  ses  apointemens  pendant  la 
présente  année,  et  16*+  i33  4d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier. . 20 1 G**  1 3S  4d 

De  luy,  i5oo**  pour  délivrer  au  nommé  Bailly, 
peintre,  ayant  la  garde  des  tableaux  du  Roy,  pour  ses 
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apointemens  pendant  la  présente  année,  et  12**  ios  pour 

les  taxations i5i2**  ios 

a 4 décembre  : de  luy,  i435o5**  pour  employer  au 
payement  des  dépenses  extraordinaires  que  S.  M.  a or- 
donné eslre  faites  en  ses  bâtimens  pendant  la  présente 
année,  et  î i g5+t  17*  îo'1  pour  les  taxations  du  trésorier 

144700**  17“  iod 

8 décembre  : de  luy,  3ooo**  pour  délivrer  aux  preslres 
de  la  Mission  de  Fontainebleau  , pour  leur  subsistance 
et  enlrctcnnement  pendant  les  six  derniers  mois  de  la 
présente  année  . . 3 000** 

RECETTE  PARTICULIÈRE  1699. 

28  décembre  1698  : de  M.  Charles- Le  Besgle,  Con- 
seiller du  Roy,  trésorier  général  des  bâtimens,  i586o** 
iod  restants  entre  ses  mains  du  fonds  de  son  exercice  de 
la  présente  année,  destiné  par  S.  M.  pour  estre  employé 
à compte  des  dépenses  à faire  aux  bâtimens  de  l’église 

de  l’hôtel  royal  des  Invalides 1 58  60**  iod 

2 janvier  1699  des  srs  de  la  Croix  père  et  fils,  ta- 
pissiers aux  Gobelins,  pour  le  prix  des  soyes  et  laines 
qui  leur  ont  esté  livrées  du  magasin  depuis  le  16  may 
1696  jusqu’au  dernier  novembre  de  l’année  1698.  . . . 

200 0 N i“  3d 

4 janvier  : du  nommé  Petit,  doreur,  909**  3’  pour 
17372  feuilles  d’or,  sçavoir  : 16872  de  grand  or,  à rai- 
son de  53**  le  millier,  et  5oo  de  petit  or,  à raison  de 
3o**  le  millier,  qui  luy  ont  esté  fournis  par  Labre  de  l’or 

restant  des  Invalides 909**  3" 

D’Adrien  Gaillard,  serrurier,  pour  i654  livres  1/2 
de  vieux  fer  à luy  donnez  en  compte,  provenant  des  dé- 
molitions faites  à Chaville  pendant  l’année  dernière,  à 

6**  le  cent 99**  5* 

Du  sr  Delagrange,  932**  i4*  provenant  de  la  vente  de 
quelques  équipages  de  Pierre  Le  Maistre,  entrepreneur 
de  l’aqueduc  de  Maintenon,  apartenans  à S.  M.,  attendu 
qu’ils  sont  passez  aud.  Le  Maistre  dans  le  compte  que 

M.  Robelin  a fait  avec  luy 9.32**  i4’ 

Des  particuliers  qui  ont  joui  des  herbes  et  pesches 
de  la  nouvelle  rivière  d’Eure  depuis  Pontgouin  jusqu’à 

Berchère  pendant  l’année  1698 271**  io‘ 

ier  février  : de  Nicolas  Desjardins,  serrurier,  pour 
le  prix  de  62  3g  livres  pesant  de  vieux  fer  provenant  des 
démolitions  des  bâtimens  du  Roy,  qui  luy  a esté  livré  du 
magasin  dès  le  8 juillet  1698,  à raison  de  6**  le  cent 

‘ 374tt  6S  8d 

De  Thomas  Valleren,  pour  6236  livres  de  vieux  fer 
provenant  idem,  à la  susd.  raison 37 4^  3S  2d 


Du  nommé  Tavernier,  serrurier,  pour  le  prix  de 
eôoo  livres  de  vieux  fer  qui  luy  a esté  livré  du  magasin 
dès  le  26  novembre  dernier,  à raison  de  6**  le  cent  pe- 
sant  i5o** 

De  Mathieu  Hersant,  entrepreneur,  pour  le  prix  de 
32  toises  de  moilon  provenant  des  démolitions  du  châ- 
; teau  de  Fontainebleau  pendant  1698 , à raison  de  9**  10’ 

la  toise 3o4** 

De  M.ctMmeDE  Surville,  héritiers  bénéficiers  de  def- 
funt  M.  le  duc  d’Humières,  200**  à compte  des  arrérages 
de  la  rente  de  100**  par  chacun  an,  due  à deffunt  Charles 
Manessier,  trésorier  général  desd.  Bâtimens  par  la  suc- 
cession dud.  deffunt  sr  duc  d’Humières,  en  conséquence 
de  l’arrest  du  Conseil  du  21  décembre  1 69 4 , dont  la 
succession  dud.  deffunt  Manessier  demeurera  d’autant 
quitte  envers  S.  M.  sur  les  sommes  dont  elle  luy  est  re- 
devable  - 2 00** 

8 février  : du  sr  Guyard,  toiseur,  pour  une  année, 
écheue  le  iT  janvier  dernier,  du  bail  qui  luy  a esté  fait 
pour  neuf  ans  de  toutes  les  digues  des  canaux  de  Gallar- 

don,  Epernon  et  rivière  d’Eure 4oo** 

i5  février  : dud.  sr  Delagrange,  225**  1 o“  provenans 
de  la  vente  de  quelques  équipages  dud.  Le  Maistre, 

comme  il  est  expliqué  cy-dessus 2 2 5**  1 os 

De  M.  de  Turmenies,  cy-devant  receveur  général  de 
l’hôtel  royal  des  Invalides,  60000**,  suivant  l’ordre  à luy 
! donné  par  M.  de  Barbesieux  le  9 de  ce  mois,  pour  estre 
! employez  aux  dépenses  à faire  au  bâtiment  de  l’église 

! dud.  hôtel  pendant  la  présente  année 60000** 

De  la  veuve  Mabre  Cramoisy,  imprimeur,  10000** 
restant,  à payer  de  celle  de  200001*  dont  lad.  veuve  est 
demeurée  reliquataire  envers  S.  M.,  suivant  les  clauses 
du  traité  fait  au  nom  de  S.  M.  avec  led.  feu  Cramoisy, 
passé  devant  Gallois  et  son  collègue,  notaires  au  Châ- 
telet de  Paris,  le  2 4 décembre  i684 10000** 

5 aoust  : de  la  somme  de  1 62267**  6S  1 id  à quoy 
monte  le  débet  du  compte  de  1697,  arresté  cejourd’huy 

162267**  6S  11’ 

i5  mars  : de  Jacques  Hemont  et  autres,  600**  restans 
du  prix  des  oziers  et  foin  provenant  de  la  récolte  des 

isles  proche  la  Machine  pendant  1698 600** 

De  plusieurs  particuliers,  pour  le  prix  de  21 546  fa- 
gots d’orme,  à 5**  le  cent,  et  de  2800  fagots  de  bois 

blanc,  à 4**  le  cent 1 1 88**  1 1 5 

3i  may  : de  Guillaume  Le  Roy,  jardinier  à Toulon, 
200**  pour  deux  années  écheues,  le  3o  avril  dernier, 
de  la  rente  qu’il  doit  du  jardin  de  S.  M.  à Toulon,  sui- 
vant le  traité  qui  a esté  fait  avec  luy,  passé  devant  le 
notaire  royal  dud. Toulon  le  8 juin  1697,  pour6  ans.  200** 
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17  juin1  : de  M.  Jean-Baptiste  Durey,  cy-devant  tré- 
sorier général  desd.  Bàlimens,  42925**  7’  iod  restant 
entre  ses  mains  du  fonds  de  son  exercice  des  cinq  pre- 
miers mois  de  la  présente  années,  destiné  par  S.  M.  pour 
estre  employé  à compte  des  dépenses  à faire  au  bâtiment 
de  l’église  de  l’hôtel  royal  des  Invalides.  42925**  7S  iod 
12  juillet  : de  M.  Brochet,  trésorier  des  Ponts  et 
Chaussées,  42  0**  en  l’acquit  de  MM.  les  trésoriers  de 
France,  procureur  du  Roy  et  greffier  au  Bureau  des 
finances  de  Moulins,  à compte  des  arrérages  écheus  de 
la  rente  de  pareille  somme  par  chacun  an  par  eux  deue 
à la  succession  de  deffunt  Charles  Manessier,  tréso- 
rier général  des  bâtimens,  qui  demeurera  d’autant  quitte 
envers  S.  M. , suivant  l’arrest  du  Conseil  d’Etat  du 

21  décembre  169Ô 420** 

19  juillet  : du  sr  Brunault,  inspecteur  à Vincennes, 
4**  ios  provenant  de  la  vente  du  bois,  mort  dans  le 

parc 4**  103 

26  juillet  : du  s1  Dadmatre  Manessier,  5oo**  à compte 
de  ce  qu’il  doit  à la  succession  dud.  deffunt  Manessier, 
suivant  l’arrest  du  Conseil  d’Etat  du  21  décembre  i6g4, 
laquelle  demeurera  d’autant  quitte  envers  le  Roy.  5 00** 
De  Germain  Le  Duc,  cy-devant  entrepreneur  des  terres 
du  grand  aqueduc  de  la  rivière  d’Eure,  depuis  la  teste 
du  Buisson  Pommeray  jusqu’au  dessus  de  Berchères-la- 
Maingotte,  3oooo**  faisans  le  surplus  de  3249o**i2s 
dont  il  s’est  trouvé  redevable  envers  le  Roy  par  le  compte 
de  lad.  entreprise,  fait  et  arresté  avec  luy  le  8 may 
1697;  laquelle  somme  de  3oooo**  luy  a dû  estre  rabat- 
tue suivant  l’intention  de  S.  M.,  au  moyen  de  la  réso- 
lution qu’elle  a prise,  le  i4  avril  1688,  de  décharger  Le 
Duc  de  1 15  à 120  milles  toises  cubes  des  terres  les  plus 
difficiles  de  son  entreprise  et  qui  luy  auroient  coûté 
plus  d’argent  qu’il  n’enavoit  par  son  marché,  et,  en  cas 
de  refus  ou  délay  de  payement  de  la  part  dud.  Le  Duc, 
il  y sera  contraint  comme  pour  les  propres  deniers  et 
aflaires  de  S.  M.  par  le  sr  Lefebvre,  prevosl  des  Bâti- 
mens, auquel  il  est  ordonné  de  le  faire  en  vertu  de 
l’ordre  cy  enregistré2 3oooo** 

1 En  marge  de  cet  article  est  inscrite  cette  note  : «Ici  com- 
mence l’exercice  de  M.  Blondel.» 

2 Cet  article  est  accompagné  d'une  autre  note  ainsi  conçue  : 


30  aoust  : des  nommez  Le  Prince  et  Misson,  mar- 
briers , pour  le  prix  de  deux  blocs  de  marbre  de  Languedoc 
qui  leur  ont  esté  donnez  du  magasin,  toisant  35  pieds 
5 pouces  8 lignes,  à 8**  163  le  pied  cube..  3 1 2**  17"  9d 

31  aoust:  de  M.  Charles  Le  Besoue,  Conseiller  du 

Roy  et  cy-devant  trésorier  général  des  Bâtimens,  3oooo** 
faisant  partie  de  plus  grande  somme  restante  entre  ses 
mains  de  son  année  d’exercice  1696 3oooo** 

ier  novembre  : de  Toussaint  Michel,  tourneur,  poul- 
ie prix  de  37  toises  i/3  courantes  de  bois  de  charme  qui 
luy  ont  esté  livrez  du  magasin  du  Roy  à la  Machine,  à 


4o**  la  toise 74**  i3“  4d 

8 novembre  : de  Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  pour  le 
prix  des  cuivres,  plombs,  fers,  creusets,  outils  et  autres 
ustensils  qui  luy  ont  esté  fournis  du  magasin  de  la  Ma- 
chine  7 86tt  83 

6 décembre  : de  la  cassette  de  Monseigneur,  pour 


employer  au  payement  des  ouvrages  qu’il  a ordonné  estre 
faits  à Meudon  pendant  la  présente  année,  y compris 

8o**  33  iod  pour  les  taxations 9703**  5S  aa 

3i  décembre  : de  Simphorien  Pottier,  pour  le  prix, 
des  osiers  provenant  de  la  récolte  des  isles  proche  la  Ma- 
chine pendant  la  présente  année,  première  année  du 

bail  fait  pour  trois  ans G 00** 

De  Louis  Regnouf,  paveur,  386**  ios,  sçavoir  : 198** 

2 3 Gd  pour  le  prix  de  2 5 toises  3/4  de  gros  pavé  sortant 
d’une  chaussée  cy-devant  faite  prez  la  porte  des  écuries, 
à raison  de  7**  103  la  toise,  et  19.3**  7’  6d  pour  36  toises 
3/4  de  pavé  fendu  en  trois,  sortant  tant  de  dessous  le 
passage  de  la  porto  des  écuries  que  d’autres  endroits,  à 

raison  de  6**  63  la  toise 386**  ios 

6 aoust  1699  : de  M.  Blondel,  intendant  des  Bâti- 
mens, pour  le  prix  de  4 blocs  de  marbre  verd  de  Cam- 
pan,  toisant  en  cube  4o  pieds  9 pouces  4 lignes,  à 

8**  1 5 3 le  pied.. 356**  i6s  3d 

2 4 mars  1702  : des  particuliers  locataires  des  mai- 
sons apartenant  au  Roy  à Paris,  pour  le  prix  de  leurs 
baux  pendant  l’année  1699 2000** 

«N’est  pas  en  recettes  dans  l’état  au  vray  des  six  derniers 
mois  1699,  parce  que  le  débiteur  s’est  absenté  et  qu’il  ne  se 
trouve  aucuns  biens  existons.» 
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VERSAILLES. 


MAÇONNERIE. 

16  janvier- 17  juin  : à Gérard  Marcou,  entrepre- 

neur, pour  les  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  au  château  et.  à Trianon  pendant  la  présente 
année  (6p.) 88â8tt5snd 

ah  janvier-  18  octobre  : à luy,  à compte  des  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  à la  Ménagerie  (îa  p.).  . . 

1 ooooh 

5-  19  avril  : à luy,  sur  la  réparation  du  mur  de  ter- 
rasse de  l’Orangerie  (2  p.) 35ooH 

3 may-18  octobre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  aux 
petites  cours  du  château  entre  les  apartemens  du  Roy 
(12p.) aiooott 

22  février- 2 2 mars  : à luy,  pour  la  démolition  de  la 
chapelle  du  château  (2  p.) 2675^  183 

7 juin  : à luy,  à compte  des  amas  de  matériaux  qu’il 

fait  pour  la  construction  de  lad.  chapelle ioooott 

i5  juillet  1699-17  janvier  1700  : à luy,  à Pierre 
Thevenot  et  Jacques  Mazière,  à compte  des  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’ils  font  pour  la  construction  de  lad.  cha- 
pelle (10p.) 66oooH 

8 mars  : à Daueresne,  maçon,  pour  le  posage  des 

garnitures  de  toile  aux  cheminées  du  château  pour  les 
empêcher  de  fumer 36tt 

3i  may  : à Valentin  Lopin,  pour  quatre  machines  qu’il 
a faites  sur  4 cheminées  du  château , pour  idem . . io5tt 

17  juin-i3  décembre:  à Jacques  Mazière,  entrepre- 

neur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait 
dans  le  château  et  jardin  de  Versailles,  la  Ménagerie  et 
Trianon  (i3  p.). . 85oott 

2 3 aoust-i3  décembre  : à Denis  Anceau,  à compte 
des  réparations  et  neltoyemens  des  aqueducs  qui  condui- 
sent les  eaux  dans  le  grand  réservoir  de  la  Ménagerie 
(2  p.) 6oott 

28  février  1700  : à Jacques  Varignon , entrepreneur, 
pour,  avec  i58oott  ordonnez  en  i684  et  9/100^  8S 
déduits  pour  démolitions  de  moilons  et  vieux  fers  à 
luy  donnez  en  compte,  faire  le  parfait  payement  de 
i7358tt  is  9d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  pour  la  construction  des  écuries  au  derrière 


des  petites  écuries  du  Roy  à Versailles  et  d’un  pont  dans 

le  pré  des  Marottes 653tt  i3s  gd 

A luy,  parfait  payement  de  8 6 4 7 4 9’  gd  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  réser- 
voirs du  bout  de  l’aile  neuve  du  château  de  Versailles 


en  1 684 1 7 4++  9’  gd 

Somme  de  ce  chapitre  . . . i32og3tt  7’  5d 


JARDINAGES  ET  TERRASSES. 

22  février- 5 avril  : à Pierre  Durel,  jardinier,  pour 
le  labour  et  régallement  des  terres  qu’il  fait  pour  sabler 
les  allées  en  quinconge  proche  la  Ménagerie  du  château 

de  Versailles  (4p.) 1 285tt 

19  avril -3i  may  : à luy,  pour  le  régallement  des 
terres  du  pourtour  dud.  quinconge  et  des  allées  de  re- 
coupe du  jardin  de  la  Ménagerie  (4  p.). . . io5ott  ios 
17  may  : à luy,  parfait  payement  de  42 4^  à quoy 
montent  les  treillages  d’échalas  qu’il  a fait  dans  les  jar- 
dins de  Versailles,  Trianon  et  la  Ménagerie  pendant 

1698 74^ 

28  juin- 26  juillet  : à luy,  pour  le  treillage  de  perche 
qu’il  a fait  pour  entourer  le  quinconge  de  la  Ménagerie 

(3p.) 4771!+  2S 

25  janvier-  12  juillet  : au  nommé  Duval,  pour  avoir 
nettoyé  l’uvant-cour  du  château  pendant  les  six  derniers 

mois  1698  et  les  six  premiers  1699  (2  p.) 200^ 

12  juillet  1699-17  janvier  1700  : à Louis  Hou- 
douin,  jardinier,  pour  l’entretien  du  jardin  de  Mmo  la 
duchesse  de  Rourgogne  et  qninconge  de  la  Ménagerie 
pendant  les  cinq  derniers  mois  1698  et  l’année  1699 


(3  p.) 700^ 

Somme  de  ce  chapitre 4o84tt2s 


SABLE  DE  RIVIÈRE. 

17  may-i5  novembre  : à Jacques,  Pierre  et  Louis 
La  Garde,  pêcheurs,  pour  2888  muids  de  sable  de  ri- 
vière qu’ils  ont  tiré  de  la  rivière  de  Seyne,  prez  les 
Moulineaux,  pour  les  jardins  de  Versailles  et  de  Trianon 


(7  P-) 7lift 

17  may- 20  septembre  : à Lafosse,  voiturier,  pour 

avoir  voiture  led.  sable  (5  p.) 20o5tt  4s6d 

18  octobre-  i5  novembre  : à Prelly  et  Pery,  voitu- 
riers,  pour  la  voiture  dud.  sable  (2p.)....  1 629*1  i8s 
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i3  décembre  : à Ferron,  voiturier,  pour  le  sable  de 
rivière  qu’il  a voiluré  pour  les  jardins  de  Versailles.  . 

35»  5' 

Somme  de  ce  chapitre.  ...  4a8 7*  6d 

GLACIÈRES. 

8 février- 17  juin  : à Remy  Janson,  terrassier,  pour 
le  travail  qu’il  a fait  pour  remplir  de  glace  les  glacières 
de  Clagny,  Satory,  Trianon  et  la  Ménagerie  (5p.).... 
3 1 97tt  15 

CHARPENTERIE. 

a5  janvier- i3  décembre  : à Jean  Mallet,  charpen- 
tier, à compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fait  au 
château,  à la  Ménagerie  et  ailleurs  (a3  p.)-.  • 20000» 
8 mars  : à Vallée,  charpentier,  pour  les  pieux  de 
bois  de  chevron  qu’il  a livré  pour  redresser  les  arbres 

du  jardin  de  Versailles 24o»ns 

i3  décembre  : à Acdiger,  pour  les  bois  courbes  qu’il 
a fourni  pour  la  construction  des  chaloupes  du  Canal  de 

Versailles 46»  i3s  4d 

17  juin  : à Chevreuse,  charpentier,  à compte  du 
transport  des  angards  prez  la  Ménagerie  au  bout  du  Ca- 
nal proche  les  matelots..  '. 200» 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 20487»  45  4d 

COUVERTURE. 

26  janvier- 27  septembre  : à la  veuve  d’EsriENNE 
Yvon,  couvreur,  pour  les  ouvrages  de  couverture  qu’elle 
a fait  faire  à la  Ménagerie  en  1698  et  1699  (8p.)... 

2811»  11"  3d 

26  juillet- 1 3 décembre  : à elle,  à compte  des  ou- 
vrages de  couverture  qu’elle  fait  faire  au  château  et  aux 

murs  de  la  chapelle  (8  p.) 2 4ooH 

6 septembre  : à elle,  parfait  payement  de  9132»  ios8d 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  couverture  qu’elle  a fait 
faire  tant  aud.  château  et  ses  dépendances  qu’aux  bâli- 
mens  des  dehors  d’iceluy  pendant  l’année  dernière  1698 

. . . 1732»  î os  8d 

Somme  de  ce  chapitre 69/1 4»  15  1 id 

MENUISERIE. 

16  janvier- 1 3 décembre  : à Barthélemy  Ducors, 
menuisier,  à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a 


faits  dans  le  château  de  Versailles  (19  p.) 65oo» 

5 avril  — 3 1 may:  à luy,  à compte  des  caisses  qu’il  fait 

pour  l’Orangerie  de  Versailles  (5  p.) 23oo» 

17  juin  : à luy,  pour  les  bois  qu’il  a fourni  pour  les 
chaloupes  neuves  du  Canal  de  Versailles 197»  7" 


1 6 janvier  : à IIémond  , menuisier,  pour  menus  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  à la  Ménagerie  en  1 698 

9*h 

8 février  : aux  héritiers  du  nommé  Classe,  menuisier, 
parfait  payement  de  2742»  il1  2d  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  menuiserie  faits  par  ledit  feu  Classe,  tant  à 
Trianon  et  au  logement  des  matelots  du  Canal  de  Ver- 
sailles qu’autres  endroits  de  la  dépendance  du  château 

depuis  1 683  jusqu’en  1687 292»  iis  2d 

7 juin  : à Pierre  Vedeau,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  2391»  6S  8d  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  au  palais  de  Trianon  en  1698 

291»  63  8d 

2 5 janvier  : à Louis  Nivet,  menuisier,  sur  la  menui- 
serie qu’il  fait  pour  Trianon 3oo» 

25  janvier- 3i  may  : à Remy,  sur  les  ouvrages  de  me- 
nuiserie qu’il  fait  au  château  (3p.) 600» 

16  janvier- 20  septembre  : à Antoine  Rivet,  menui- 
sier, à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  à la 
Ménagerie  (9  p.) 85oo» 

3 mars- 1 3 décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au 

château , à la  petite  cour  du  côté  de  l’aparlement  du  Roy 
(7  p.) 55oo» 

5 avril-3i  may  : à luy,  sur  les  caisses  qu’il  fait  pour 

l’Orangerie  (5  p.) - 25oo» 

22  février- 1 3 décembre  : au  nommé  Toulouzin, 
menuisier,  pour  ses  ouvrages  et  réparations  au  château 
de  Versailles  et  à la  Ménagerie  en  1698  et  1699  (11p.) 

1 4 1 4»  1 o5 

3 1 may  - 1 8 octobre  : à luy,  pour  avoir  démonté , trans- 
porté et  replacé  les  dormans  des  châssis  d’hyver  des 
grands  apartemens  du  château  de  Versailles  (2p.)  2 1 1 » 
16  janvier- 9 aoust:  à Jean  Nail,  menuisier,  à compte 
des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fait  pour  la  Ména- 
gerie (7  p.) 3 i oott 

5 avril -3i  may  : â luy,  à compte  de9  caisses  qu’il  fait 

pour  l’Orangerie  de  Versailles  (5p.) 2 4 00» 

6 septembre  - i3  décembre  : à luy,  sur  la  menuiserie 

au  bâtiment  de  la  petite  cour  du  côté  de  Monseigneur 
(6  p.) 53oo» 

5 avril- 3i  may  : à Jean  Gauray,  menuisier,  à compte 
des  caisses  qu’il  fait  pour  l’Orangerie  de  Versailles  ( 5 p.) 

’ 1600» 

ier- 29  novembre  : à Philippe,  menuisier,  pour  ou- 
vrages et  menues  réparations  qu’il  a fait  au  château  de 

Versailles  (2  p.) 3n»i3s 

22  février- 1 3 décembre  : à Jacques  Loiseleur, 
marchand  de  bois,  pour. les dosses  et  planches  de  batteau 
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qu’il  a fourni  pour  les  bâtimens  et  jardins  de  Versailles 
(5  p.) io58**  2 8 

19  avril- 28  juin  : à luy,  sur  les  seaux  qu’il  fait  pour 

les  orangers  de  Trianon  (3  p.) - 8oo** 

Somme  de  ce  chapitre.  . 43270**  9’  iod 

SERRURERIE. 

8 février- 1er  novembre:  à Pierre  Roger,  serrurier, 
à compte  de  la  rempe  de  fer  qu’il  fait  pour  le  petit  es- 
calier de  bois  de  la  Ménagerie  (9  p.) ........  . 3 200** 

20  septembre  : à luy,  sur  les  balcons  qu’il  fait  pour 
les  croisées  du  bâtiment  de  la  cour  de  Monseigneur..  . . 
5oo*+ 

i3  décembre  : à Guillaume  Séguin,  serrurier,  pour 
les  clous  qu’il  a fournis  pour  les  chaloupes  du  Canal  de 

Versailles 37**  2’ 

22  février-i3  décembre:  à Alexis  Fordrin,  serru- 

rier, sur  la  rempe  de  fer  qu’il  fait  pour  le  petit  escalier 

de  pierre  de  la  Ménagerie  (11  p.).  . . . 4ooo** 

20  septembre  : à luy,  sur  les  balcons  des  croisées  de 

la  cour  de  Monseigneur  au  château 5oo** 

22  mars- 4 octobre  : à Caffin,  serrurier,  sur  la 
rampe  dud.  escalier  (6p.) 1800** 

16  janvier- i3  décembre:  à Nicolas  Desjardins,  ser- 

rurier, pour  les  ouvrages  et  réparations  de  serrurerie 
qu’il  a faits  aux  châteaux  de  Versailles  et  de  Trianon  de- 
puis le  mois  de  juin  1698  jusqu’au  mois  d’octobre  1699 
(20  p.) 7 4 73*1  17’ 

2 5 janvier  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  serrurerie 
qu’il  a faits  à la  Ménagerie  depuis  le  icr  septembre  jus- 
qu’au dernier  décembre  1698 46o**  7”  iod 

22  mars -26  juillet:  à luy,  pour  ses  ouvrages  de  ser- 
rurerie à ladite  Ménagerie  pendant  1699  (3  p. ).... 

. . n38**  i8s 

19  avril -6  septembre  : à luy,  à compte  de  la  ferrure 
des  caisses  de  l’Orangerie  (8  p.) 3ooo** 

17  juin  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  palais  et  jardin 

de  Trianon 644*+  8 3 

22  février- 1 3 décembre:  à Thomas  V aller and,  ser- 
rurier, pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  châ- 
teau, petit  parc  et  dehors  de  Versailles  depuis  le  mois  de 

décembre  1698  ( 1 4 p. ) 3920**  i5s  8d 

22  février- 22  aoust  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à la 

Ménagerie  (4  p.) io36**  18  711 

19  avril -20  septembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages 
pour  la  ferrure  des  caisses  de  l’Orangerie  de  Versailles 

(7  p.) 24oo** 

Somme  de  ce  chapitre.  . . 3oiii**  108  id 
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VITRERIE. 

16  janvier  : à Bernard  Lespinouze,  vitrier,  parfait 
payement  de  8o5**  28  9d  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
vitrerie  qu’il  a faits  au  château  pendant  les  trois  derniers 

mois  1698 655++  28  9*' 

22  février- 1 3 décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages 

de  vitrerie  pendant  la  présente  année  (10  p.) 

3364++  88  f 

1 6-  25janvier  : à Gabriel  J anson , vitrier,  parfait  paye- 
ment de  scs  ouvrages  de  vitrerie  aud.  château  pendant 

les  3 derniers  mois  de  1698  (2  p.) 1 370+*  88  nd 

8 février- 1 3 décembre  : â luy,  pour  ses  ouvrages  de 
vitrerie  pendant  l’année  1699  (i3  p.).  4879++  128  iod 
Somme  de  ce  chapitre.  . . . 9669+*  1 3 3 1 d 

PLOMBERIE. 

28  juin-i3  décembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
sur  les  ouvrages  de  plomberie  qu’il  fait  pour  la  Ména- 
gerie et  le  château  de  Versailles  (11p.) 43oo** 

26  juillet-  i3  décembre  : à Claude  Denis,  fontainier, 
pour  les  réparations  extraordinaires  de  soudure  qu’il  a 
faites  aux  fontaines  et  conduites  du  jardin  de  Versailles 


pendant  la  présente  année  (2  p.). 995++  108 

Somme  de  ce  chapitre. 529.5**  108 


OUVRAGES  DE  BRONZE  ET  DE  CUIVRE. 

26  juillet  - 1 8 décembre  : à Huet,  pour  les  guirlandes 
de  fleurs  de  cuivre  qu’il  fait  pour  les  tables  du  bosquet 

du  Marais  (3p.) 388** 

17  may  : à Gilles  Lemoyne,  fondeur,  pour  les  ou- 
vrages de  cuivre  qu’il  a fait  pour  les  bâtimens  et  fon- 
taines de  Versailles,  la  Ménagerie  et  Trianon  en  1698  et 

l699 ; • • • • 579**  128  9d 

22  mars- 6 septembre  : à Lociion,  ébéniste  et  fon- 
deur, à compte  des  ferrures  de  bronze  qu’il  fait  des 

portes  et  croisées  de  la  Ménagerie  (8  p.) 3900** 

3-17  may:  à luy,  sur  les  bronzes  qu’il  fait  pour  la 
: chambre  de  Madame  la  princesse  de  Conti  et  dans  les 

apartemens  du  château  (2  p.) 600** 

20  septembre  - ier  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 
au  bâtiment  de  la  petite  cour  de  Monseigneur  (4  p.) 

■ i4oo** 

19  avril -29  novembre  : à Soyer,  fondeur,  à compte 
des  ornements  de  bronze  qu’il  fait  pour  les  rempes  des 


escaliers  de  la  Ménagerie  (9  p.) ......  2800** 

20  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pour  les  bal- 
cons du  bâtiment  de  la  cour  de  Monseigneur  ....  3oo** 


12  juillet- 29  novembre  : à Sautray,  fondeur,  sur  les 
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ornements  de  bronze  qn’il  fait  pour  les  rempes  de  fer  de 

l’escalier  de  pierre  de  la  Ménagerie  (3p.) 700*+ 

Somme  de  ce  chapitre. . . 10667**  ia!  9d 

DORURE  ET  PEINTURE. 

5 avril  : à Guillaume  Desauziers,  peintre  doreur,  à 
compte  de  la  dorure  de  la  chambre  de  Madame  la  prin- 
cesse de  Coati 4 00 11 

17  juin-  10  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux 

apartemens  de  la  Ménagerie  (i4  p.) 9100*+ 

18  octobre- i3  décembre:  à Choulier,  doreur,  à 
compte  des  ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  dans  les  apar- 
temens de  Monseigneur  le  duc  de  Bourgogne  (5  p.  ).  . 
5ooo*+ 

5 avril- 1 5 novembre  : à Audiian , peintre,  à compte 

des  ouvrages  de  peinture  qu’il  fait  pour  la  petite  chambre 
de  Madame  la  princesse  de  Coati  (4  p.) 2600*+ 

29  novembre- 1 3 décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 

de  peinture  à la  Ménagerie  (2  p.).  2000*+ 

a5  janvier- 13  décembre  : à Etienne  Bourgault, 
peintre,  sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  fait  au 

château  et  à la  Ménagerie  (21  p.) 5ooo+* 

18  octobre  : à Vernansal,  peintre,  pour  les  tableaux 
qu’il  a agrandi  pour  l’apartement  de  Monseigneur  le  duc 

de  Bourgogne,  au  château  de  Versailles 180** 

22  février  : à Paillet,  peintre,  garde  des  tableaux  du 
Roy  à Versailles,  pour  avoir  nettoyé  les  dorures  et  pein- 
tures des  grands  apartemens,  grande  gallerie  et  grand 
escalier  du  château  de  Versailles  pendant  le  mois  d’oc- 
tobre 1698 84tt 

ier  novembre  : à luy,  pour  ce  qu’il  a fourni  pour  net- 
toyer les  peintures  et  dorures.  161**  i8s 

17  juin  : à Spazemant,  peintre,  pour  la  peinture  et 
dorure  des  fleurs  et  bouquets  du  pourtour  du  bassin  de 
la  Girandolle  dans  le  jardin  de  Versailles 1 8o** 

6 septembre- 1 3 décembre  : à luy,  pour  la  peinture 

des  guirlandes  de  fleurs  des  tableaux  du  bosquet  du 

Marais  (3p.) 280+* 

Somme  de  ce  chapitre 24885*+  i8s 

sculpture. 

6 septembre -5  novembre  : à La  Lande,  sculpteur, 
sur  la  sculpture  qu’il  fait  à la  menuiserie  du  petit  bâti- 
ment du  côté  de  l’apartement  de  Monseigneur  (5  p.). . 

75o** 

1 3 décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à la  Ménagerie 

3oo*+ 

22  février- ier  novembre  : à Bertin,  sculpteur,  pour 


les  réparations  de  sculpture  qu’il  fait  aux  corniches  dans 
les  apartemens  du  château  de  Versailles  (3  p.)  234**  6£ 
26  juillet  : à luy,  pour  réparations  aux  figures  du 

jardin  de  Versailles 96+*  io‘ 

16  janvier- 23  aoust  : à Taupin,  sculpteur,  à compte 
des  ouvrages  de  sculpture  en  bois  qu’il  fait’ pour  la  Mé- 
nagerie (i3  p.) 3760** 

3i  may -6  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

sculpture  aux  chaloupes  du  Canal  (4  p.) 900** 

6 septembre  - i3  décembre  : à luy,  Bellan,  Goupil  et 
du  Goullon,  sur  la  sculpture  en  bois  qu’ils  font  au  bâti- 
ment de  la  petite  cour  de  Monseigneur  (6  p.)..  3900** 
16  janvier- 17  juin  : à Bellan,  sculpteur,  à compte 
de  la  sculpture  en  bois  qu’il  fait  pour  la  Ménagerie 

(5  p.) v 1200** 

i3  décembre  : à Gramois,  sculpteur,  sur  ses  ouvrages 
de  sculpture  au  château 3oo+* 

15  janvier- 26  juillet  : à Goupil,  sculpteur,  à compte 

des  ouvrages  de  sculpture  en  bois  qu’il  fait  à la  Ména- 
gerie (9p.) 1600** 

2 5 janvier  - 7 juin  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  sculp- 

ture en  bois  aux  apartemens  du  château  de  Trianon 
(4  p.) 918**  is  8‘1 

16  janvier- 26  juillet  : à de  Goullon,  sculpteur,  à 

compte  de  ses  ouvrages  de  sculpture  en  bois  à la  Ména- 
gerie (8  p.) 23oo+* 

3 may  : à luy,  pour  la  sculpture  qu’il  a fait  à la 

petite  chambre  de  Madame  la  princesse  de  Conti,  dans  le 
château  de  Versailles 100** 

16  janvier- 20  septembre  : à Charmeton,  sculpteur, 
à compte  de  ses  ouvrages  de  sculpture  en  bois  à la  Mé- 
nagerie (9  p.) 2 5oo+* 

16  janvier-  17  juin  : à Hulot,  sculpteur,  à compte 
de  la  sculpture  en  bois  qu’il  fait  pour  la  Ménagerie 
(5  p.)  11 5o*+ 

16  janvier -5  avril  : à Mazeline  et  Hurtrel,  parfait 

payement  de  2764**  1 2S  1 id  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  sculpture  qu’ils  ont  faits  aux  corniches  des  apartemens 
delà  Ménagerie  (3  p.) 764**  i2sn<i 

17  juin  : à eux,  pour  les  modelles  qu’ils  ont  fails 

pour  lesd.  ouvrages 760** 

9 aoust  : à Mazeline,  sur  les  ornemens  de  bronze 
| qu’il  fait  pour  les  cheminées  de  la  Ménagerie ....  200** 
j 16  janvier- 12  juillet  : à Noël  Jouvenet  et  Corneille 
Van  Clève,  sculpteurs,  à compte  des  ouvrages  de  sculp- 
ture en  pierre  qu’ils  font  à la  Ménagerie  (8  p.).  2100*+ 
3i  may -29  novembre  : aud.  Jouvenet,  à compte  de 
deux  vases  de  marbre  qu’il  fait  pour  la  Ménagerie  (7p.) 
1700** 
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26  juillet-  a3  aoust  : à luy,  à compte  des  modelles  de 
chapiteaux  qu’il  fait  pour  la  chapelle  de  Versailles  (2p.) 

35o« 

aoust-  1"  novembre  : à Desjardins,  sculpteur,  à 
compte  de  la  réparation  des  trophées  de  bronze  des  ca- 
binets de  la  fontaine  des  Bains  d’Apollon  (3p.)..  90 oH 
20  septembre -4  octobre:  à Spingola,  sculpteur,  sur 
la  sculpture  des  corniches  des  apartemens  du  bâtiment 
de  la  cour  de  Monseigneur,  au  château  (2  p.),  . i5oott 
26  juillet- 23  aoust  : à Jean  Dedieu,  autre,  à compte 
des  ouvrages  de  sculpture  qu’il  fait  à un  des  pavillons  du 

jardin  de  la  Ménagerie  (2  p.) 35ott 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 2 8023 ^ ios  r]A 

MARBRERIE. 

2 5 janvier-  i3  décembre  : à Pierre  Lisqui,  marbrier, 
sur  ses  ouvrages  pour  le  château  de  Versailles  (7  p.). . . 

1 9^9^  ios 

22  février-  17  juin  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à la  Mé- 
nagerie (2  p.).  5ooN 

20  septembre- 18  octobre  : à luy,  sur  les  cheminées 
de  marbre  du  bâtiment  dans  la  cour  de  Monseigneur 

(3  p.) 8oott 

17  may  : à Tarlay,  sur  les  cheminées  de  marbre  des 
gardes-robes  de  l’apartement  du  Roy  du  palais  de  Tria- 
non 3ooh 

17  juin- 26  juillet  : à luy,  sur  les  chambranles  pour 

les  cheminées  de  la  Ménagerie  (2  p.) 5oott 

ier  novembre- 1 3 décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 
de  marbrerie  au  jardin  et  château  de  Versailles  (3  p.).. 

8oott 

8 février- 26  juillet  : à François  Deschamps,  marbrier, 
à compte  des  cheminées  de  marbre  qu’il  fait  pour  la 
Ménagerie  (2p.).., 4oott 

18  octobre- 1e1'  novembre  : à Cuvillier,  sur  ses  ou- 
vrages pour  le  jardin  de  Versailles  (2p.), 5oott 

ier  novembre  : à Dezaigre,  sur  ses  ouvrages  au  jardin 

de  Versailles 200^ 

1 8 octobre  : à Ergot,  marbrier,  sur  les  ouvrages  de 
marbre  qu’il  fait  pour  le  jardin  de  Versailles..  . . 200tt 

A Ménard,  autre,  pour  même  travail. 1 5ott 

Somme  de  ce  chapitre.  ......  6289**  1 o5 

ROCAILLES, 

1er  novembre  : au  sr  Drouard,  rocailleur,  pour  son 
payement  des  coquillages  qu’il  a fourni  pour  réparer  la 


Grotte  de  la  Ménagerie 66tt  1 7’  6d 
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PAVÉ. 

19  avril  -i3  décembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 
pour  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a fait  dans  les  cours  du 
château  de  Trianon  et  à la  Ménagerie  pendant  la  pré- 
sente année  (8p.),, 5io3tt  8S  3d 

CHAUDRONNERIE. 

8 mars  : à Duchemin,  chaudronnier,  pour  les  ajus- 
tages de  cuivre  qu’il  a fourni  pour  les  fontaines  du 
jardin  du  palais1  de  Trianon  et  pour  les  racomodages 
des  arousoirs  en  1698 2 2 5tt 

5 avril -3  may  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  cuivre 
qu’il  fait  tant  sur  les  combles  du  château  que  pour  les 
fontaines  depuis  le  7 avril  1697  (2  p.). . . . 665tt  8S  qd 
Somme  de  ce  chapitre 890^  8S  9'1 

GLACES  AU  TEIN  ET  AUTRES. 

19  juillet  1699-2/1  janvier  1700  : au  sr  Briot,  mi- 
roilier,  pour  le  nettoyement  qu’il  a fait  des  glaces  dans 
les  apartemens  des  châteaux  de  Versailles,  Trianon, 
Marly  et  Meudon  en  1698  et  1699  (2  p.) 6oott 

11  février  1700  : au  sr  Guymond  et  Compagnie,  de 
la  manufacture  des  glaces  façon  de  Venise,  établie  au 
faubourg  Saint-Antoine,  à compte  des  glaces  qu’ils  ont 
fourni  pour  le  Roy,  tant  à Versailles,  Trianon  et  la 
Ménagerie  qu’à  Marly  et  Meudon  pendant  l’année 


1699 3oooott 

Somme  de  ce  chapitre 3o6ooti 


TUIAUX  DE  FONTE  DE  FER. 

28  juin- 1er  novembre  : au  sr  Coulon,  propriétaire 
de  forges  en  Champagne,  à compte  des  tuiaux  de  fonte 
de  fer  de  18  pouces  de  diamettre  qu’il  fait  poser  pour 
les  conduites  des  fontaines  des  châteaux  de  Versailles  et 

de  Marly  (6  p.) 2/iooott 

22  mars- 29  novembre  : à Charles-François  Pollard, 
à compte  du  déposage  et  reposage  des  tuiaux  de  fonte  de 
fer  des  fontaines  du  château  de  Marly  (9  p.). . . 65oott 
26  juillet- ier  novembre  : à luy,  pour  la  voiture  de 
tuiaux  de  fer  de  18  pouces  de  diamettre  de  Maintenon 

à Versailles  (3  p.) 1790** 

i5  décembre  : à luy,  pour  le  mastic  gras  qu’il  a 
fourni  pour  remplir  les  joins  des  marches  et  palliers  des 
deux  grands  escaliers  de  l’Orangerie  de  Versailles.  2/10^ 
9 aoust- 1"  novembre  : à Louis-François  Polard,  à 
compte  des  tuiaux  de  fonte  de  fer  de  18  pouces  qu’il 
pose  pour  les  fontaines  du  château  et  jardin  de  Meudon 
(5  p.) 21  oo*t 

29 
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2/1  novembre  : à luy,  sur  le  reposage  de  conduites  d’un 


pied  de  dia mettre ôoo^ 

Somme  de  ce  chapitre 35i3ott 


OUVRAGES  DE  CHARONNAGE. 

17  may-ier  novembre  : à Ringuet,  charron,  pour 
ouvrages  qu’il  a fait  pour  redresser  les  arbres  du  jardin, 
et  autres  ouvrages  pour  les  bàtimens  pendant  la  présente 
année  1699  (3  p.) 199*+  1 3$ 

VOITURES. 

ier  novembre  : aux  nommez  Dblaunay  et  Lefebvre, 
voituriers,  pour  la  pierre  de  taille  de  liais  qu’ils  ont  voi- 
ture du  Louvre  de  Paris  à Versailles  pour  la  chapelle.  . 
7 7 8+^  163 

A Adam,  pour  la  voiture  des  tuiaux  de  18  pouces  du 

port  du  Pont-de -l’Arche  à celuy  de  Marly 2269+* 

Somme  de  ce  chapitre 3027^16’ 

CARREAUX  DE  FAYANCE. 

8 février -26  juillet  : à Branlard,  pour  les  carreaux 

de  fayance  qu'il  fournit  pour  la  Ménagerie  de  Versailles 

(7  p.) 2626^5’ 

RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

16  janvier  : à Padelain,  ramoneur,  pour  les  chemi- 

nées qu’il  a ramonées  au  château  pendant  les  six  der- 
niers mois  1698 383H  t53 

17  mny-26  juillet  : à Pierre  Varisse,  ramonneur, 

pour  les  ramonages  des  cheminées  du  château  pendant 
les  six  premiers  mois  1699  (2p.) 382tt  4* 

Somme  de  ce  chapitre 76.^  1 9’ 

VUIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

17  juin  : à Mathurin  Arnault,  vuidangeur,  pour  la 
vuidange  de  la  fosse  d’aysance  de  la  vieille  aile  et  de  ! 
celle  du  corps  de  garde  Suisse 258tt  i33  4d 

26  juillet  : à luy,  pour  une  fosse  d’aysance  qu’il  a 
vuidée  à Trianon 36tt 

9 aoust  : à luy,  pour  avoir  nettoyé  l’aqueduc  de  des- 

sous la  petite  cour  du  château  près  l’apartemenl  de 
Monseigneur i20tt 

20  septembre- ier  novembre:  à luy,  pour  vuidange 

des  fosses  d’aysances  du  château  (4  p.) 1276^  fi3 

Somme  de  ce  chapitre 1690^  1 9*  4d 

CORDAGES. 

22  février- 17  juin  : â Rousseau,  cordier,  pour  les  ! 


cordages  qu’il  a fournis  pour  les  équipages  du  magasin 
et  pour  la  gallère  du  Canal  de  Versailles  (2  p.)  i33tt  43 
i3  décembre  : à luy,  pour  cordages  qu’il  a fournis 
pour  mener  le  grand  bassin  de  marbre  de  Versailles  à 


Marly 2 44tt63 

Somme  de  ce  chapitre 377**  ioa 


DIVERSES  DÉPENSES. 

25  janvier  : à Bourdin,  pour  les  toilles  qu’il  a fourni 

et  attaché  aux  fausses  croisées  au-dessus  de  la  corniche 
de  la  Grande  Gallerie 2att  1a3 

26  janvier-  ier  novembre  : à Liard,  taupier,  pour  les 
! taupes  qu’il  a prises  dans  les  jardins  de  Versailles  et  la 

Ménagerie  pendant  le  dernier  quartier  de  1698  et  les 
trois  premiers  de  1699,  y compris  3ott  pour  un  justa- 

corps  de  la  livrée  du  Roy  (4p.) 33 o** 

19  avril  : à Sorin,  marchand,  pour  les  marchandises 
qu’il  a fourni  pour  les  vaisseaux  et  chaloupes  du  Canal 

6ogtt  175  3d 

19  avril -29  novembre  : à la  veuve  Lacroix,  épin- 
glière,  pour  les  ouvrages  de  fil  de  fer  et  de  laton  qu’elle 
a fait  faire  dans  les  bàtimens  du  château,  grilles  du  jar- 
din de  Versailles  et  la  Ménagerie  (7  p.).  57 8tt  1 7’  nd 
3 may  : au  sr  André  Perrault  le  jeune,  expert  des 
Bàtimens,  pour  35  vacations  qu’il  a employées  aux  véri- 
fications du  toisé  des  ouvrages  des  bàtimens  du  château 

de  Versailles,  Trianon  et  la  Ménagerie 210N 

3i  may  : au  sr  Labbé,  pour  ce  qu’il  a payé  pour  le 
treillis  de  la  tente  de  la  gallère  du  Canal , vieux  oins 

et  autres  fournitures 3o3*t 

12  juillet  : à Poirier,  pour  échalats,  éclisses  et  fil  de 
fer  qu’il  a fourni  pour  les  accomodemens  et  répara- 
tions qu’il  a fait  aux  berceaux  du  jardin  de  Trianon . . 

5 a+t  rj* 

1"  novembre  : à Julien  Lory,  horloger,  pour  répara- 
tion de  l’horloge  de  la  Ménagerie 931* 

Somme  de  ce  chapitre.. . 2199H  i43  2d 

ouvriers  à la  journée  du  roy. 

16  janvier- 1 3 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  du  château 
et  jardin  de  Versailles  depuis  le  20  décembre  1698 
jusqu’au  12  décembre  1699  (26  p.)..  n4i6tt  193  8d 
16  janvier- 1 3 décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à 

la  Ménagerie  pendant  le  même  temps  ( 1 8 p.) 

j 9363»  73  7” 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  château,  jardin  et  dehors 

de  Trianon,  pendant  le  même  temps  (18  p.) 

i263«  53  6d 
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22  février- io  novembre:  à ceux  qui  ont  ferré  les 
seaux  de  l’orangerie  de  Trianon  et  ont  travaillé  à la  dé- 
molition de  la  chapelle  et  à divers  ouvrages  en  diffé- 
rents endroits  de  Versailles  (8p.) 897**  2 5 iod 

3 may-9  aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux  modelles 
des  cascades  de  Trianon  et  au  modelle  de  la  chapelle 

( 7 p.) 810**  1 3S 

2-23  aoust;  à ceux  qui  ont  conduit  un  grand  bassin 

de  marbre  blanc  de  Versailles  à Marlv  (3p.) 

774tt  173  8d 

Somme  de  ce  chapitre.  . 2371 5**  i3s  3d 

ENVIRONS  DE  VERSAILLES. 


MAÇONNERIE. 

18  janvier- 2 aoust  : à Gérard  Marcou,  entrepreneur, 
pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  dans  les 
dehors  du  château  de  Versailles  depuis  le  mois  de  dé- 
cembre 1698  jusqu’au  mois  de  may  1699  (i5  p.).  . . . 

1 i939tt  9*  5d 

26  avril  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  maçonnerie 
à la  Surintendance  des  bàtimens,  pendant  les  trois  pre- 
miers mois  1699 i556**  6S 

21  juin- 20  décembre:  à Jacques  Mazière,  entrepre- 

neur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait 
dans  les  bâtiments  des  dehors  de  Versailles  (12  p.  ),  . . 
.......... 8ooo** 

5 juillet- 2 o décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  fait  au  potager  du  Roy  (11  p.)  . . . 

9600** 

3o  aoust- 6 décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  à la 
petite  écurie  du  Roy,  du  côté  du  Parc-aux-Cerfs,  et  à l’ac- 

queduc  du  Parc-aux-Cerfs  (8p.) 8700** 

3o  mars -6  décembre:  à luy,  sur  la  maçonnerie  qu’il 
fait  à la  maison  de  M.  Félix,  aux  Moulineaux  (5  p,).  . 
2 5oo** 

22  novembre -20  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 

à la  Chancellerie  (3  p.) 2000** 

29  mars- 26  avril  : à Denis  Ancëau,  pour  la  répara- 
tion de  maçonnerie  qu’il  a fait  à l’acqueduc  de  Trapes 

(2  p.).. 44o**  i3s 

5-19  juillet  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  ciment  à la 

butte  Montboron  (2p.) 387+t  121 

4janvier-i5  février:  à Annet  Lamoureux,  maçon, 
parfait  paiement  de  4 5g^  i8‘  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  haras  de  Saint-Léger 

en  1698  (2  p.) abgtt  i8s 

ier  février- 6 décembre  : à luy,  parfait  paiement  de 


3o33**  i2J  6d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  en  plusieurs  endroits  du  grand  et  petit 
parc  de  Versailles  depuis  le  ier  aoust  1698  jusqu’au  der- 
nier juin  1699  (10  p.) 2483**  1a5  6d 

20  décembre  : à luy,  sur  sesdits  ouvrages  pendant  le 

mois  de  juillet 2 5ott 

21  juin  - 27  septembre  : à luy,  sur  les  réparations  des 
ponts  et  pavillon  de  la  plaine  de  Saclay  (7p.)..  780** 

1 0 may  - 2 0 décembre  : à Jacques  Crocquoison  , sur  ses 
ouvrages  de  maçonnerie  à partie  des  murs  du  grand 

parc  de  Versailles  (5  p.) goo** 

i5  février  : à Denis  Anceau,  entrepreneur,  parfait 
payement  de  971^  pour  les  ouvrages  de  contre-voute 
qu’il  a faits,  dans  l’acqueduc  du  Trou-sailé,  au  pont  de 

Bue,  pendant  l’année  dernière 1 7 1 1+ 

17  juin-5  juillet  : à Thierv,  entrepreneur,  à compte 
des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait  pour  le  rétablis- 
sement du  mur  de  la  chaussée  de  l’étang  du  Port-Royal 

(3  p.) 2 ooott 

1 9 juillet  — 6 décembre  : àluy  et  Courtonne,  à compte 

desdits  ouvrages  (9  p.) 6900** 

Somme  de  ce  chapitre.  . 53768**  10“  nd 

JARDINAGES  ET  TERRASSES. 

7 juin  : à Remy  Janson,  jardinier,  pour  treize  toises 
cubes  de  glace  dont  il  a remply  l’une  des  glacières  du 


Parc-aux-Cerfs  et  autres  ouvrages 129** 

22  novembre  : à Janson  le  jeune,  pour  le  treillage 

qu’il  a fait  au  jardin  du  Chenil A4**  16’ 

27  septembre:  à Gambon,  terrassier,  pour  glaize  faite 
au  conroy  du  deuxième  réservoir  du  Chenay 65** 


1er  février- 22  novembre  : à la  veuve  Florent  Félix, 
terrassier,  pour  les  fouilles,  transports  de  terre,  conroy 
et  glaise  qu’elle  fait  en  divers  endroits  des  dehors  du 
château  de  Versailles  (17  p.) 2 124** 

15  mars  : à elle,  pour  l’escavation  des  terres  pour  la 

cave  qui  a esté  faite  sous  l’apartement  de  M.  de  Fourcy, 
au  Cheny,  et  autres  ouvrages 129**  1 is  9d 

29  mars  : à elle,  sur  ses  ouvrages  dans  une  écurie  de 
l’hôtel  de  Limoges  et  pour  avoir  labouré  le  manège  de  la 
Grande  Ecurie 1 1 7**  165  8d 

1 2 avril  : à elle , sur  ses  ouvrages  de  terrasse  à la 
chaussée  de  l’étang  de  Clagny 455**  5’ 

16  aoust  : à elle,  sur  les  ouvrages  de  terre  et  de  glaise 
qu’elle  fait  à la  maison  de  M.  Félix,  à Moulineaux.  i5o** 

6-20  décembre  : à elle , pour  le  nettoyement  de  l’ac- 
queduc  de  la  rue  de  l’Orangerie  et  aux  rempesde  l’avant- 
cour  de  l’aille  neuve  (2  p.). 617**  7* 

ier- 1 5 février:  à elle,  parfait  payement  de  785**  13” 
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à quoy  montent  les  rigolles  et  fossez  qu’elle  a fait  faire 
en  plusieurs  endroits  du  petit  parc  pendant  les  trois  der- 
niers mois  1698  (2  p.) 265tt  i2s 

ier  mars -8  novembre  : à elle,  pour  divers  ouvrages  de 
terrasse  qu’elle  a fait  faire  au  même  endroit  pendant  la 

présente  année  1699  (ia  P-) 9 1 4++  5S  iod 

10  may  : à Charles  Janson  le  jeune,  pour  ouvrages 
de  rigolles  faits  dans  le  petit  parc  de  Versailles,  outre  son 

entretien 4itt  2* 

10  may  : à Jean  Flabé,  terrassier,  parfait  payement 
de  2o3tt  i8*  gd  à quoy  montent  les  terres  qu’il  a trans- 
portées pour  réparer  la  brèche  faite  à la  digue  dn  lit 
de  la  rivière  par  les  eaux  d’orage  de  l’esté  dernier  au 

dessous  de  l’étang  du  Perray 83tt  1 8*  9d 

26  may -8  novembre:  à luy,  pour  le  batardeau  et  dé- 
charge de  l’étang  du  Port-Royal  et  de  l’étang  de  Hol- 
lande, et  pour  les  seignées  faites  au  lit  de  la  rivière  et 

rigolles  de  Montfort  (2p.) 82^  i6s  3d 

24  may- 27  septembre:  aux  Potonnes,  à compte  de 
la  rigolle  de  Trappe  qu’ils  fouillent  proche  l’étang  de 

Villaroy  (4  p.  ) i5ott 

8 novembre:  à Lyonnois,  pour  ouvrages  qu’il  a fait 
tant  au  lit  de  la  rivière  qu’aux  rigolles  de  Mouforl . . . 
g4+t  1 7*  2d 

Somme  de  ce  chapitre.  . . 5465tt  ios  5d 

TREILLAGES. 

5 juillet- 11  octobre  : à Durel,  jardinier,  à compte 
des  treillages  d’échalats  qu’il  fait  au  jardin  potager  du 
Roy  à Versailles  (7  p.) 85ott 

CHARPENTERIE. 

1er  mars- 10  may  : à Jean  Mallet,  charpentier,  par- 
lait payement  de  1 oo44tt  1 t3  1 id  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  charpenterie  qu’il  a faits  dans  les  bâtiments 
des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant  l’année 

1698  (6  p.) 3444tt  ii*  nd 

10  may- 20  décembre  : à luy,  sur  lesdits  ouvrages 

pendant  l’année  1699  (12  p.) 58oott 

ier  janvier  - 1 2 avril:  à Antoine  Ringuet,  charon,  pour 
ouvrages  de  charonnage  qu’il  a faits  dans  les  bâtiments 
des  dehors  de  Versailles  et  aux  écuries  de  l’hôtel  de  Li- 
moges, et  pour  fourniture  d’outils  pour  serrer  la  glace 

en  1698  (3  p.) • 173^  8S 

i5  février-  16  aoust  : à Loiseleur,  marchaud  de  bois, 
pour  les  planches  de  batteau  qu’il  a livré  depuis  le  mois 
de  décembre  1G98  jusqu’au  i5  aoust  1699  (5p.).... 

853tt  9* 

2 1 juin  : à luy,  pour  63  toises  de  planches  de  balleaux 


qu’il  a fourni  pour  couvrir  des  pierrées  dans  le  petit 

parc  de  Versailles 5ott  8* 

4 janvier:  à Tessier,  charpentier,  pour  ouvrages  de 
charpenterie  qu’il  a fourni  au  haras  de  Saint-Léger  pen- 
dant 1698 42«  5‘ 

3o  aoust- 6 décembre  : à Radigue,  charpentier,  sur 
les  barrières  à grilles  qu’il  fait  aux  étangs  de  Trappes 
et  de  Bois  d’Arcy  (3p.) 1 ioti 

Somme  de  ce  chapitre. . . io474tt  isiid 
couverture. 

i5  février- 2 2 novembre:  à la  veuve  d’ËSTiENNE  Yvon, 
couvreur,  sur  ses  ouvrages  de  couverture  aux  bâtiments 
des  dehors  du  château  de  Versailles  (i3  p.).  . . 35ooH 
i3  septembre  : à elle,  pour  ouvrages  de  couverture 
qu’elle  a fait  faire  en  divers  endroits  du  grand  et  petit 
parc  de  Versailles,  outre  son  entretien  ordinaire,  en 
1 698 1 52tt  5*  1 od 

Somme  de  ce  chapitre. . . 365  2tt  5*  iod 

MENUISERIE. 

21  juin  : à Jean  Gauray,  menuisier,  parfait  payement 
de  5668+t  33  6d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’il  a faits  aux  dehors  du  château  de  Versailles  en 


1697  et  1698 io56H  i8‘  6d 

1"  février- 22  novembre  : à luy,  à compte  desdils  ou- 
vrages pendant  1698  et  1699  (16  p.) 3900^ 


1er  mars- 25  octobre  : à Antoine  Rivet,  menuisier,  à 
compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  dans  les 
bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  (i5  p.).  . 

245ott 

i'r  février- 27  septembre  : à Remy,  menuisier,  sur  la 
menuiserie  qu’il  fait  aux  bâtimens  des  dehors  du  châ- 
teau pendant  1698  et  1699  ( 1 3 p. ) 2600^ 

1 1 octobre- 20  décembre  : à luy  et  Antier,  sur  lesdits 

ouvrages  de  menuiserie  (3  p.) 6oott 

26  avril- 1 5 aoust  : à Jean  Nail,  menuisier,  sur  ses 
ouvrages  aux  bâtiments  des  dehors  de  Versailles  et  à la 

Surintendance  (8p.) i55ott 

11  octobre- 6 décembre  : à Léger,  menuisier,  sur  ses 

ouvrages  auCheny  (4p.) 6oott 

4 juillet:  à Debray,  menuisier  de  Monfort,  pour  les 

ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  baras  de  Saint- 

Léger  pendant  l’année  1698 87++  4’ 

11  octobre:  à Le  Coc,  menuisier,  pour  les  planches 
qu’il  a fournies  à des  portes  de  vannes  qu’il  a posées  au 
devant  de  la  chaussée  de  l’étang  du  Port- Royal.  . . 8ott 
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li  57 

a5  octobre  : à Audigé  , pour  ies  bois  qu’il  a fourni  aux 
étangs  du  Port-Royal , Trappe  et  Bois-d’Arcy. . î A Att  i a3 
Somme  de  ce  chapitre.  i3o68tt  iA’  6d 

SERRURERIE. 

A janvier- 22  novembre  : à Tavernier,  serrurier,  sur 
ses  fournitures  de  pattes,  clouds  et  autres  choses  livrez 
dans  les  magasins  depuis  le  mois  de  novembre  1698 
jusqu’au  27  octobre  1699  (9  P-) 1 17’ 

28  février  : à Pierre  Luchet,  héritier  de  Jean  Ldciiet 
et  Claude  Guelard,  ses  père  et  mère,  et  de  Gabriel  Lu- 
chet, son  frère,  serruriers,  parfait  payement  de  78^3*+ 

1 is  gd  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  faits  au 
Grand  Commun  du  Roy  et  au  Chenil  à Versailles  par  led. 
deffunt  en  1 68 A et  1 685 229^1  5S  gd 

A janvier-i5  mars  :à  Thomas  Vallerand  , serrurier, 
pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  dans  les  de- 
hors de  Versailles  pendant  les  trois  derniers  mois  1698 
(7  p.) 1 5 1 8+t  1 As  4d 

29  mars- 20  décembre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages 

pendant  les  dix  premiers  mois  de  1699  (17  p.) 

5 g 3 A tt  igs  id 

29  mars- 25  octobre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  en  divers  endroits  du  grand  et 
petit  parc  en  1698  et  1 699  (2  p.) 282^  9’  5d 

18  janvier:  à Nicolas  Desjardins,  serrurier,  parfait 
payement  de  356tt  iis6d  à quoy  montent  les  ouvrages  ! 
de  serrurerie  qu’il  a faits  aux  dehors  du  château  de  Ver- 
sailles pendant  les  mois  de  novembre  et  décembre  1698 
io6H  1 13  6d 

1"  mars- 20  décembre  : à luy,  pour  sesd.  ouvrages 

pendant  les  onze  premiers  mois  1699  (i3  p.) 

39!9h  1 15  Ad 

21  juin  : à FordriN,  serrurier,  pour  les  ouvrages 

qu’il  a fails  aux  bâlimens  des  dehors  du  château  de  Ver- 
sailles pendant  le  mois  d’avril  dernier  i2ft  G3 

5 juillet  : à la  veuve  François,  pour  2.5  contre-cœurs 
qu’elle  a livré  au  magasin  du  Roy 139^  i8s 

12  octobre  : au  s*’  Michelet,  pour  3o  contre-cœurs 
idem. 2 1 3tt  1 8S 

22  novembre  : à Charles-François  Polard,  pour 

5/i  contre-cœurs  idem 73 AH  A 3 

25  octobre  : à Pierre  Bressin,  serrurier,  pour  ou- 
vrages faits  aux  étangs  de  Trappes  et  Bois-d’Arcy.  . . . 

7A»i3£9d 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 13926*1  i8s  2'1 

VITRERIE. 

A janvier-  ier  février  : à Bernard  L’Espinouze,  vitrier, 


pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  dans  les  bâti- 
mens  des  dehors  de  Versailles  pendant  les  trois  derniers 

mois  1698  (3  p.) 95itt  i5s 

1e1'  mars- 20  décembre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages 
pendant  les  dix  premiers  mois  1699  (7  p.). . iA35tt  5* 
2 5 octobre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  au  grand  et  polit 

parc  de  Versailles 71**  17’  8d 

A janvier-  1"  février  : à Gabriel  Janson,  vitrier,  par- 
fail  payement  de  n3oH  i6s  Ad  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  vitrerie  qu’il  a fails  dans  les  bâtimens  des  de- 
hors de  Versailles  pendant  les  mois  de  novembre  et 

décembre  1698  (3p.) 88o**  iGsAd 

icr  mars -6  décembre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages  pen- 
dant les  dix  premiers  mois  1699  (11  p.).  2.332^  i3s  7** 
2 5 octobre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  à partie  des 
pavillons  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  1G99. 

82»  7“  5d 

Somme  de  ce  chapitre 575Att  i5s 

PLOMBERIE. 

16  aoust-6  décembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  plomberie  qu’il  fait 
dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 
pendant  la  présente  année  (6  p.) 3ooott 

PEINTURE  ET  DORURE. 

11  octobre  : au  sr  Villecence  le  père,  bateur  d'or, 
pour  82  milliers  de  petit  or  en  feuille  qu’il  a fourni 
pour  mettre  en  provision,  dont  A milliers  1/2  d’or  jaune, 
à 38^  le  millier,  et  77  milliers  1/2  d’or  commun,  à 

32^  le  millier 2 65 1 tt 

Au  sr  Le  Prestre,  autre,  pour  1A  miliers  de  grand 

or,  à 6 at+  le  millier..  . 86811 

3i  mars  : à Guillaume  Desauziers,  peintre  doreur, 
à compte  des  ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  aux  grilles  du 
palais  de  Trianon  et  à la  petite  chambre  de  Madame  la 

princesse  de  Conti 5oott 

27  septembre -6  décembre  : à luy,  à compte  de  l'or 
qu’il  fait  battre  pour  mettre  en  provision  (G  p.).  3900** 
2 A may-22  novembre  : au  sr  Blanchard,  peintre,  à 
compte  des  trois  tableaux  qu’il  fait  pour  le  séminaire  de 
la  paroisse  de  Versailles  et  pour  la  chapelle  du  Chenv 

(2  p.) . . . 800N 

i5  mars-6  décembre:  à Estienne Bourgault,  peintre, 
sur  ses  ouvrages  de  grosse  peinture  dans  les  bâtimens 
des  dehors  du  château  de  Versailles  en  1698  et  1699 

( 1 8 p.  ) 3 1 5 ©tt 

Somme  de  ce  chapitre 11  869** 
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PAVÉ. 

18  janvier  : à Loris  Regnouf,  paveur,  pour  les  ou- 
vrages de  pavé  qu’il  a fait  dans  les  bâtimens  des  dehors 
du  château  de  Versailles  pendant  le  mois  de  décembre 
1698 271^11”  iod 

96  avril- 6 décembre  : à luy,  pour  sesd.  ouvrages  de 
pavé  pendant  les  dix  premiers  mois  1699  (10  p.).  . . . 
4566tt  1 o5 

Somme  de  ce  chapitre 483811  15  iod 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

18  janvier  : à Duchemin,  chaudronnier,  pour  les  ou- 
vrages de  cuivre  qu’il  a faits  dans  la  grande  et  petite 
écurie  du  Roy  à Versailles  au  mois  d’octobre  et  novembre 


1 698 . 2 39^  ios 

7 juin  : à Néra,  pour  sept  paires  d’arrosoirs  qu’il  a 
fourni  au  potager  du  Roy 1 3 3+t  1 5“ 

Somme  de  ce  chapitre 37 3+t  5* 


SCULPTURE. 

16  aoust  : à Taupin  et  Dugoulon,  sculpteurs,  à compte 
des  ouvrages  de  sculpture  qu’ils  font  à la  Surintendance 

. 3oott 

16  aoust- 11  octobre  : à La  Lande,  sculpteur,  pour 
trois  bordures  de  glace  qu’il  fait  à la  Surintendance  des 

bâtimens  à Versailles  (4  p.  ) : . 6i5tt 

25  octobre  : à luy,  pour  83  journées  de  compagnons 
sculpteurs,  qui  ont  travaillé  auxd.  bordures.  . 207**  io’ 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 2 2H  1 os 

MARBRERIE. 

12-26  avril  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  les 
ouvrages  de  marbre  qu’il  a fait  dans  les  bâtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles  en  1698  et  1699  (2  p.) 
7 8R  1 0’ 

RAMONNAGES  DE  CHEMINÉES. 

18  janvier  : à Padel.uk,  ramonneur,  pour  les  chemi- 
nées qu’il  a ramonnées  dans  les  bâtimens  des  dehors  de 
Versailles  pendant  les  six  derniers  mois  1698.  sho^  i5s 
10  may-19  juillet  : à Jean  Varisse,  autre,  pour 
443  cheminées  qu’il  a ramonnées,  à 7 sols  pièce,  et 
i3  toises  de  languettes  à deux  différentes  cheminées,  à 
3o  sols  pour  chacune  , pendant  les  sixpremiers  mois  1 699 


( 2 p.) 293^  1 7’ 

Somme  de  ce  chapitre 534tt  1 9S 


VIJIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

29  mars- 1 1 octobre:  à Mathurin  Arnault,  vuidan- 
geur,  pour  vuidange  de  fosse  d’aysance  qu’il  a fait,  au 

Grand  Commun  (4  p.) 528tt  6* 

3 juillet  : à luy,  pour  vuidange  à l’hôtel  des  Inspec- 
teurs   46tt  10’ 

Somme  de  ce  chapitre 5 7 4+1  1 6S 

DIVERSES  DÉPENSES. 

18  janvier  : à Bourdin,  marchand,  pour  fournitures 
de  toiles  et  autres  marchandises  qu’il  a fait  pour  les  croi- 
sées des  écuries 94^2“ 

ier  mars  - 2 4 may  : à la  veuve  La  Croix,  pour  les  ou- 
vrages de  fil  de  fer  et  de  laton  qu’elle  a fait  au  bâtiment 

de  la  Surintendance  (2p.).. 78^  1 i‘6d 

i5  mars  : à Noël,  horiogeur,  pour  réparations  qu’il 
a fait  à l’horloge  des  Récolets  de  Versailles  en  169b.  65tt 

26  avril  : au  sr  Perrault  le  jeune,  expert,  pour  ses 

vacations  à vérifïier  plusieurs  toisez  de  mémoires  d’ou- 
vrages faits  en  1698  . , 90^ 

27  septembre  : à Billon,  horiogeur,  pour  avoir  raco- 

modé  l’horloge  des  Récollets 1 6tt 

1 1 octobre  : à Gombault,  jardinier,  pour  ouvrages  au 
jardin  de  la  Chancellerie,  outre  son  entretien  ordinaire. 
28« 

18  janvier- ier  mars  : au  sr  Neveu  et  autres,  pour 

remboursement  de  menues  dépenses  faites  sous  les 
srJ  Perrault  et  Parisot  (2  p.) 977tt  5* 

i 5 février  : à Jaques  Léchât,  battelier,  pour  un  bat- 
teau  qu’il  a livré  sur  l’étang  de  Trapes,  garni  d’avirons, 

crocq  et  escoupe â5tt 

i5  mars- 19  avril  : à Potonne  et  autres,  pour  rem- 
boursement de  menues  dépenses  (9  p.) 62^  185 

29  mars  : à Claude  Frequin  et  autres,  pour  idem.  . . 

43«  i7s  3d 

10  may  ; à Lionnois  et  autres,  pour  idem..  . 1 6tt  10' 
2 4 may  : au  sr  Maugé,  pour  un  cheval  qu’il  a vendu 
pour  le  nommé  Vialet,  garde  au  Menii . .......  162^ 

17  juin  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  sous  le  sr  Per- 
rault pendant  deux  semaines  . 1 

21  juin  : à ceux  qui  ont  travaillé  à la  pèche  de  l’étang 
de  Poras  et  à remettre  le  poisson  dans  l’étang  du  Perray, 
et  autres  ouvrages  des  plaines  de  Trappes  et  de  Saclay, 
déduction  faite  de  434  i‘  provenant  du  poisson  mort  qui 
a esté  vendu 227^4“  6d 

19  juillet- 6 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé 

aux  étangs  du  Port-Roval  (top.) 8i4tt  o5  8d 

8 février  : au  sr  Boffrand,  dessinateur,  pour  la  dé- 
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pense  qu’il  a (ait  dans  le  bureau  des  plans  des  bàtimens 
pendant  1698 1 16**  is 

1 2 avril  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a fait  pour  le 

papier  et  impression  de  6000  cartes  des  eaux  de  Ver- 
sailles  5gtt 

8 février -8  novembre  : aux  hommes  qui  ont  travaillé 
à la  journée  du  Rov,  sous  la  conduite  des  s”  Bourgault 
et  Matis,  arpenteurs,  à leur  ayder  à faire  les  arpentages 
des  bois  et  des  autres  hérittages  occupez  par  les  travaux 
du  Roy  des  environs  de  Versailles  pendant  les  deux  der- 
niers mois  t(3g8  et  les  dix  premiers  1699  (5  p.) 

i588ttios 

8 février  : aux  s”  Bourgault  et  Matis,  2 4ott  pour  le 
loyer  de  leur  logement  pendant  1698,  et  i3ott  pour  du 
papier  à dessiner,  toile  pour  coler  des  cartes,  chandelle 
et  autres  frais  extraordinaires  pendant  lad.  année  1698. 

370^ 

8 février- 3o  décembre  : à eux,  pour  leurs  apointe- 
inens  des  deux  derniers  mois  1698  et  de  l’année  1699 
(5p.) 45oott 

13  septembre  : aud.  Matis,  pour  son  remboursement 

des  voyages  et  des  dépenses  extraordinaires  qu’il  a fait 
tant  à Maintenon  que  le  long  des  travaux  de  la  rivière 
d’Eure  pour  en  faire  les  arpentages  et  les  cartes,  depuis 
le  mois  d’octobre  i6g5  jusques  et  compris  juillet  1699 

1090^ 

8 février  : au  sr  de  Launay,  pour  8 justaucorps  et 

1 manteau  des  livrées  du  Roy  qu’il  a fourni  pour  les 

8 gardes-rigolles  de  S.  M . 699*+  17’ 

22  mars  - ier  décembre  : au  sr  Le  Pautre,  dessinateur, 
pour  son  remboursement  des  dépenses  qu’il  a faites  dans 
le  bureau  des  plans  pendant  lad.  année  1699  (2  p.)..  . 

885«  i5‘ 61' 

26  avril  : au  sr  de  Launay,  orphèvre,  pour  ouvrages 
d’argenterie  qu’il  a fourni  pour  le  Roy  à l’usage  de  la 


chambre  du  Conseil  des  Bàtimens 670^  i53 

Au  sr  Mazière,  entrepreneur,  pour  la  dépense  qu’il 
a faite  pour  visiter  avec  le  sr  Marcou  les  carrières  de 
Senlis  et  de  Trossy 4ooH 


28  juin  : au  sr  Jollivet,  marchand  papetier  à Paris, 
pour  les  portefeuilles,  registres,  papier,  cire  d’Espagne , 
plumes  et  encre  qu’il  a fourni  pouf  les  bureaux  de  la 
Surintendance  pendant  les  six  premiers  mois  1699. . . . 

i366tt  i2s 

12  juillet- 1 3 septembre  : au  sr  Marigner,  pour  la 
dépense  qu’il  a faite  pour  la  provision  de  bois,  chandelle 
et  autres  provisions  pour  les  bureaux  de  la  Surintendance 
pendant  la  présente  année  1G99  (2  p.).  . . . 1/182N  i8s 
20  décembre  : au  s’  Berge,  pour  son  remboursement 


46  ÿ 

des  dépenses  faites  dans  le  bureau  du  sr  Gabriel  pendant 

>699 565* 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 1 5 3 5 7 ^ 17’  5d 

ouvriers  à journées. 

4 janvier- 10  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  Ira^ 
vaille  à la  journée  du  Roy  au  magasin  des  démolitions 
des  bàtimens  à Versailles,  depuis  le  10  décembre  1G98 


jusqu’au  19  décembre  1699  (2G  p.)...  ....  /122; ia 
A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  des  plombs  pen- 
dant le  même  temps  (26  p.) 36oH  igs 

A ceux  du  magasin  des  fers,  pendant  le  même  temps 
(26  p.) 3i6«i6s 


4 janvier -6  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à la 
journée  du  Roy  tant  à l’entretien  des  eaux  bonnes  à 
boire  qu’aux  nivellemens,  depuis  le  mois  de  décembre 
1698  jusqu’au  mois  de  novembre  1699(12  p.)  700^1 2“ 
4 janvier  : à ceux  qui  ont  travaillé,  tant  à fouiller  un 
puisard  pour  tirer  les  eaux  de  la  cave  du  garde-chasse  de 
la  plaine  de  Salory  que  pour  remplir  des  trous  et  ornières 
dans  le  chemin  de  Saint-Cir  jusqu’à  la  grande  grille. . < . 

9DH  1(3 

24  may  : à eux,  pour  avoir  nettoyé  les  nouvelles  ri- 
golles  et  passages  qui  étoient  gâtez  par  les  vaches  dans 

le  petit  parc 65^  1 gs 

16  aoust  : à Duuet,  pour  ouvrages  de  fil  de  fer  par 
luy  faits  pour  Gallye  et  la  grande  grille  du  parc.  3 o*+ 1 G3  G'1 
6 décembre  : aux  ouvriers  et  Suisses  qui  ont  fait  divers 
menus  entretiens  sous  le  sr  Crëscent  pendant  la  présente 

année , 1 44t( 

Somme  de  ce  chapitre.  ....  094 3tt  t g‘  6d 

eNtretenemens. 

4 janvier- 11  octobre  : à Poirbt,  couvreur,  pour  l’en- 
tretien des  couvertures  du  château  et  haras  de  Saint- 
Léger  pendant  les  six  derniers  mois  1698  et  les  six 

premiers  1699  (4  p.).  4ooN 

ier  février-  1 1 octobre:  à Rollinat,  pour  celuy  des 
rouîtes  des  envii  ons  de  Versailles  pendant  le  même  temps 

(4  p.) . 4oott 

A Jansor  le  jeune,  pour  celuy  des  rigolies  et  pierrées 
du  petit  parc  de  Versailles  pendant  le  même  temps  (4p.) 

4ooN 

4 janvier- 8 novembre  : à Lionnois  père,  pour  l’en- 
tretien des  rigolies,  batardeaux  et  acqueducs  de  la  plaine 
de  Cognières  pendant  le  dernier  quartier  1698  et  les 

deux  premiers  1699  (3  p.)  ......  îôoN 

A Lionnois  (ils,  pour  l’entretien  de  la  plaine  de 
Trapes  pendant  le  même  temps  (3p.) i5ofl 
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À Flabe,  pour  l’entretien  de  la  plaine  du  Perray,  pen- 
dant le  même  temps  (3  p.) i5o* 

ier  février- 8 novembre  : à Pautonne,  pour  celuy  des 
rigolles  des  plaines  de  Bue  et  de  Saclay  pendant  le  même 

temps  ( 3 p.) 1 5o* 

Somme  de  ce  chapitre 1800* 

POTAGER  ET  JARDINS 

DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

i5  mars- 7 juin  : à François  Le  Normand,  jardinier, 
ayant  l’entretien  du  jardin  potager  du  Roy,  à Versailles, 
45oo*  pour  les  3 premiers  mois  î O99 , à raison  de 
18000*  par  an  pour  ce  premier  quartier  seulement,  le 
surplus  de  l’année  et  les  suivantes  n’estant  qu’à  12000* 

par  an  (4p.) 45oo* 

ai  juin-3i  décembre  : à luy,  pour  ledit  entretien 

pendant  les  9 derniers  mois  1699  (9  p.) 9000* 

8 février- 3 1 décembre:  à Pierre  Lisqui,  marbrier, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  de  tous  les  ouvrages  de 
marbre  et  d’architecture  du  jardin  de  Versailles  pendant 
les  six  derniers  mois  1698  et  l’année  1699(5  p.  ).  3ooo* 
8 février  ; à Bertin  , sculpteur,  parfait  payement  de 
169 5+t  pour  l’entretien  des  figures  et  autres  ouvrages 
de  sculpture  dudit  jardin  de  Versailles  pendant  1698.  . 

995tt 

2 4 may-3i  décembre  : à luy,  pour  ledit  entretien 

pendant  la  présente  année  1699  (4  p.) 1 69 5++ 

8 février  : à Remy  Janson,  jardinier,  ayant  l’entretien 
des  allées  de  la  pièce  des  Suisses,  du  Mail,  des  piscérs 
plantez  au  bout  du  Canal,  des  palissades  de  charme  au- 
tour des  clôtures  des  trois  faisanderies  et  prez  la  grille 
de  fer  servant  de  porte  pour  entrer  à la  Ménagerie,  750* 
pour,  avec  25o*  ordonnez  en  1690,  faire  le  parfait 
payement  de  1000*  pour  ledit  entretien  pendant  l’an- 
née dernière  1698 75o* 

2 4 may-3i  décembre  : à luy,  pour  lesdils  entretiens 
pendant  l’année  1699  (4  p.) 1000* 

4 avril  : à Henry  Dupuys,  jardinier  du  Roy,  père 

d’ANDRÉ  Dupuys,  vivant  jardinier,  ayant  l’entretien  des 
jardins  et  pépinière  de  Trianon  , pour  ledit  entretien 
pendant  janvier  et  février,  à raison  de  i25oo*  par  an.. 
9o83*6s8d 

5 avril-3i  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des  jar- 

dins et  orangeries  de  Versailles  pendant  l’année  1699 
(9  p.) 18000* 

A Coustillier,  pour  l’entretien  des  jardins  et  pépi- 

nière de  Trianon  pendant  les  dix  derniers  mois  1 699 , 
à 9000*  par  an  (10  p.) 7500* 


24  may-3i  décembre  : au  sr  Drouard,  pour  l’entre- 


tien des  rocailles  dudit  jardin  pendant  l’année  1699 

(4  p.) a6oo* 

3i  décembre  : à Piiilbert  Dupuis  fils,  pour  l’entre- 
tien du  jardin  de  la  Surintendance  pendant  ladite  année 

1699 i5o* 

A Charles  Janson,  pour  l’entretien  du  Chenil.  . 70* 


A Nicolas  Gombault,  pour  celuy  de  la  Chancellerie. 

60* 

24  janvier  1700:  à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pitre,  pour 
avoir  entretenu  verte  la  butte  Montboron,  pendant  la 

présente  année 5oo* 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 5 1903*  6S  8d 

FONTAINES  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

A Thomas  La  Cire,  compagnon  fontainier,  pour  ses 


gages  du  dernier  quartier  1698 25o* 

A Vit r y,  autre,  pour  pareils  gages s5o* 

A Lambert,  pour  idem a5o* 


A Musart,  autre,  à la  butte  Montboron,  pour  idem. 

2 5o* 

A Moriette,  autre,  employé  au  Parc-aux-Cerfs , idem . 


200* 

A André  Defer,  autre,  idem..  . a5o* 

A Godet,  garçon  fontainier,  pour  idem i35* 

A Baclet,  autre,  pour  idem i35* 

A Laurens,  autre,  pour  idem i35* 

A Thomas,  autre,  pour  idem i35* 

A Pinet,  autre,  pour  idem i35* 

A Blaise  Reglet,  autre,  pour  idem i35* 

A Tessier,  autre,  pour  idem i35* 

A Louis  Bazojllet,  autre,  pour  idem i35* 

A Claude-Michel  Denis,  autre,  pour  idem.  . . i35* 


1 5 janvier:  à Claude  Denis,  fontainier,  ayant  l’entre- 
tien des  fontaines  des  jardins  de  Versailles,  parfait  paye- 
ment de  456o*  pour  ledit  entretien  pendant  l’année 

dernière  1699 1 4 1 2* 

A Remy  Denis  le  jeune,  ayant  celuy  des  fontaines  de 
Trianon,  de  la  fontaine  de  la  décharge  du  Canal  et  des 
réservoirs  au  dessus  de  Trianon,  parfait  payement  de 
1800*  pour  ledit  entretien  pendant  l’année  1698.  200* 
3 may  : aux  compagnons  et  garçons  fontainiers  ci-des- 
sus  nommez,  Claude  Denis  l’aîné,  Remy  Denis  le  jeune, 
et  les  nommez  Maisonneuve  et  Desjardins,  compagnons 


fontainiers  à Trianon,  pour  leurs  gages  à cause  desdits 

entretiens  pour  le  premier  quartier  1699 4575* 

18  juillet  : à eux,  pour  le  2me  quartier 4575* 

25  octobre  : à eux,  pour  le  3me  quartier.  . . . 4575* 
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3i  décembre  : à eux,  pour  le  dernier  quartier,  avec 
augmentation  de  ioo*+  pour  Denis  ie  jeune,  pour  les  six 

derniers  mois  1699 4675++ 

5 avril  — 3 1 décembre  : à Denis  Anceau,  ayant  l’en- 
tretien des  acqueducs  et  conduites  de  tuiaux  des  eaux 
bonnes  à boire,  pour  ledit  entretien  pendant  le  dernier 

quartier  1698  et  l’année  1699  (5  p.) 760++ 

10  may-3i  décembre  : à Charles-François  Pollard, 
ayant  l’entretien  de  toutes  les  conduites  de  tuiaux  de 
fonte  de  fer  des  fontaines  de  Versailles,  Trianon  et  la 
Ménagerie,  et  de  celles  de  la  Machine  de  Seyne,  pour 
ledit  entretien  pendant  l’année  1699  (4  p.).  . . îoooott 
2 4 may-3i  décembre  : à Gilles  Lemoyne , fondeur, 
pour  l’entretien  des  ouvrages  de  cuivre  des  fontaines 
dudit  jardin  de  Versailles  pendant  la  présente  année 


1699  (4  p.) i5oo++ 

Somme  de  ce  chapitre 34977++ 


GAGES  D’OFFICIERS,  MATELOTS 

ET  GONDOLIERS  SERVANS  SCR  LE  CANAL  DE  VERSAILLES. 

16  janvier- 3 1 décembre  : aux  mariniers  de  rame  qui 
ont  servi  sur  ledit  Canal  pendant  le  mois  de  décembre 

1698  et  la  présente  année  1699  ( 1 3 p. ) i5i5++ 

A Jean  Merseron,  dit  La  Violette,  garde  magasin 
dudit  Canal,  par  gratification,  en  considération  du  soin 
qu’il  a eu  dudit  magasin  pendant  les  six  derniers  mois 

1698  et  l’année  1699  (3p.) 45o++ 

1 6 janvier  : à Cristophe  Lerodx,  maître  des  matelots, 
pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1698,  à raison 

de  1 100*+  par  an 275++ 

A Mathieu  Süart,  comité  de  la  galère,  pour  idem1. . . 

• • • 3oo++ 

A Jean  Bourdon2,  sous-comite  de  la  galère,  pour  idem 


2 10++ 

A Jacques  Le  Comte,  charpentier,  pour  idem.  . 210^ 
A Nicolas  Menessier,  autre,  pour  idem..  . . . . 210++ 

A Jean  Candon,  autre,  pour  idem 210++ 

A Joseph  Chesne,  autre,  pour  «dm 210++ 

A Jacques  Fosse,  calfateur,  pour  idem 210++ 

A Jacques  Douville,  autre,  pour  idem 210++ 

A Jean  Merseron,  garde  magasin,  pour  idem.  . 210++ 
A Jacques  La  Vienne,  matelot,  pour  idem  ....  i35++ 

A Noël  Coste,  autre,  pour  idem i35++ 

A André  Morel,  autre,  pour  idem i35++ 


En  marge  : «Mort  et  payé  jusqu’au  dernier  mars  1699.» 
En  marge  : «A  sa  place  ( c’est-à-dire  à la  place  deSuART), 
à 1000+*  par  an.»  Le  sous-comite  est  supprimé. 


A Nicolas  Grandval,  autre  matelot,  pour  idem.  i35++ 


A Joseph  Trevan,  autre,  pour  idem i35++ 

A Jean  Masurier1,  autre,  pour  idem i35*+ 

A Michel  Lavienne,  autre,  pour  idem i35++ 

A François  Vidotti,  autre,  pour  idem i35++ 

A Georges  Renault,  autre,  pour  idem 1 3 5 H 

A Honnorat  Vidotti,  autre,  pour  idem i35*+ 

A Jean-Baptiste  Juste,  autre,  pour  idem i35++ 

A Nicolas  Savary,  autre,  pour  idem i35++ 

A Isaac  Busigny,  autre,  pour  idem 1 351+ 

25  janvier:  au  sr  Martin,  capitaine  du  Canal,  par- 
fait payement  de  24oo++  pour  ses  apointemens  de  l’année 

1698  5oo++ 

1 0 may  : audit  sr  Martin  et  aux  officiers  et  matelots 

ci-dessus,  pour  leurs  apointemens  du  premier  quartier 

1699  46i  o++ 

12  juillet  : à eux,  pour  le  2e  quartier 4610+1 

18  octobre  : à eux,  pour  le  3e  quartier A610++ 


3i  décembre:  à eux,  pour  le  dernier  quartier  1699 

46 îo+l 

18  janvier- 3 1 décembre:  à Jean  Massagati,  ancien 
gondollier  vénitien,  pour  ses  apointemens  du  dernier 


quartier  1698  et  de  l’année  1699  (5p.) i5oo++ 

A Pierre  Massagati,  autre,  pour  ses  apointemens 
pendant  le  même  temps  (5  p.) 1800++ 


A Palmarin  Palmarini,  autre,  pour  idem  (5  p.). . . . 

1 500++ 

A Barthélémy  Pancalonio,  autre,  pour  idem  (5  p.) 
1125+1 

A Vincent  Doria,  autre,  pour  idem  (5  p.).  . . 119.6+1 
A Benoit  Borelli,  autre,  pour  idem  (5p.)..  112 5+t 
A Pierre  Seodea,  autre,  pour  idem  (5  p.)...  1 1 2 5++ 
A Jean  Palmarini,  autre,  pour  idem  (5p.)..  1 125+1 
12  juillet  : à ceux  qui  ont  servi  sur  le  Canal  le 

10  juin 1 58+t  8S 

Somme  de  ce  chapitre . 35498++  8S 

ENTRETEiNEMENS  DES  COUVERTURES 

DES  MAISONS  ROYALLES. 

18  janvier- 21  juin  : à Noël  Martin,  couvreur,  par- 
fait payement  de  n5o++  pour  l’entretien  des  couver- 
tures du  château  de  Vincennes  et  de  la  maison  des  Go- 


belins  pendant  l’année  1698  (9p.) 4oo++ 

8 novembre  : à luy,  pour  ledit  entretien  pendant  le 
1"  quartier  1669 287++  ios 


1 En  marge  : «Mort  à la  fin  d’avril;  Adrien  Senecal,  son 
gendre,  à sa  place.» 


comptes  des  bâtiments.  — IV. 
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1 8 janvier  - î 1 octobre  : a Armet,  couvreur,  pour  l’en- 
tretien des  couvertures  du  palais  de  Luxembourg  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1698  et  les  six  premiers  1699 

(4  p.) 6oott 

24  may-8  novembre  : à la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon, 
couvreur,  pour  l’entretien  des  couvertures  des  Maisons 
Royalles  de  Versailles  pendant  les  trois  premiers  quartiers 

1 699  (3p.) 5625tt 

A elle,  pour  l’entretien  des  couvertures  des  Maisons 
Royalles  de  Paris  et  couvent  des  Capucines  pendant  le 

même  temps  (3  p.) '.  . 2565tt 

Somme  de  ce  chapitre 94  7 7H  10’ 

CHÂTEAU  DE  COMPÏÈGNE. 

18  janvier  : à Jacques  Camay  et  la  veuve  Chambois, 
parfait  pavement  de  293 6S  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  et  de  couverture  qu’ils  ont  faits 

and.  château  en  1698 53itt5s 

8 mars- 5 juillet  : à eux,  pour  l’entretien  des  couver- 
tures pendant  les  six  derniers  mois  1 698  et  les  six  pre- 
miers 1699  (2  P’) 4oott 

18  janvier  : à Danvin,  charpentier,  parfait  payement 
de  1 1 i2tt  5S  à quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations 
de  charpenterie  qu’il  a.  fait  aud.  château  pendant  l’année 

dernière  1 698  * 4 1 2tt  5S 

ier  février- 11  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
ponts  de  la  foresl  pendant  les  six  derniers  mois  1698 

et  les  six  premiers  1699  (4  p.) 170** 

1 1 octobre  : à luy,  pour  ouvrages  et  réparations  qu’il 

a fait  auxd.  ponts,  outre  son  entretien 54tt  5S 

18  janvier  : à Chéret,  parfait  payement  de  787^  1 63 
pour  les  impressions  de  grisailles  de  planchers  mis  en 
couleur  et  frottez  aud.  château  pendant  l’année  dernière 

187*  163 

1 8 janvier  - 5 juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  et  répa- 
rations de  vitrerie  qu’il  a fait  aud.  château,  y compris 

son  entretien  (4p.) 296*+  1 7'  2d 

18  janvier  : à Jean  Delaporte,  menuisier,  parfait 
payement  de  780^  8S  iod  pour  ouvrages  de  menuiserie 

qu’il  a fait  aud.  château  en  1698 2.8oH  8S  iod 

A Jacques  Le  Clerc,  serrurier,  parfait  payement  de 
3 1 7h  8s  pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  aud. 

château  pendant  1698 07i{  8S 

i5  mars  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a fait  au  châ- 
teau en  1695 37tt 

18  janvier  : au  sr  Morlière,  parfait  payement  de 
107^  2S  pour  ses  ouvrages  de  serrurerie  aud.  château. . . 
57tt  2 5 


Au  sr  de  Morre,  marchand  de  bois,  pour  planches 

de  chesne  qu’il  a fournies  pour  le  château 75^ 

Au  sr  Châtelain , marchand,  pour  574  livres  pesant 
de  plomb  qu’il  a fourni  pour  led.  château  ....  1 oott  9* 
A Nattier,  pour  20  toises  de  natte  qu’il  a fourni  pour 

les  apartemens  du  château 4ott 

ier  février- 2.5  octobre  : au  sr  Bullot,  pour  l’entretien 
des  routtes  de  la  forest  de  Compiègne  pendant  les  deux 
derniers  quartiers  1 698  et  les  trois  premiers  1 699  (5p.) 

875tt 

1 2 avril  : au  sr  Esmery,  concierge  du  château , parfait 
payement  de  4oott  pour  l’entretien  des  terrasses  et  jardin 
et  remplissage  des  glacières  dud.  château  pendant  l’année 

1 698 200^ 

24  may-11  octobre  : à Louis  de  Yillers  et  François 
Ballin,  demeurans  à Humières,  pour  le  nettoyement 
qu’ils  ont  fait  à l’ancien  fossé  de  la  forest  de  Compiègne 


(2  p.) 1 77^  i6s 

Somme  de  ce  chapitre 3952^  ias 


ÉGLISE  DES  INVALIDES. 

7 juin:  à Me  Joseph  Blondel,  Conseiller  du  Roy,  tré- 
sorier général  des  Bâtimens,  42925^  7“  10'1  restans  à 
consommer  du  fonds  destiné  pour  les  dépenses  de  l’église 

des  Invalides  pendant  cette  année 42925^  7"  iod 

3 septembre  1700  : à Me  François  Gabriel,  Conseil- 
ler du  Roy,  trésorier  général  desdits  Bâtimens,  67 7 8tt 
15  6d  restans  entre  ses  mains  du  fonds  destiné  pour  les 
dépenses  des  bâtimens  en  1699 577811  t‘  6d 

maçonnerie. 

1er  mars  : à Pierre  Lkmaistre  l’aîné,  entrepreneur, 
pour  les  journées  d’ouvriers  et  la  dépense  qu’il  a fait 
pour  les  échafauds  faits  pour  la  sculpture  de  lad.  église. 

1 4sH  j 7S  4d 

29  mars  1699-14  mars  1700  : à luy  et  à Pierre 
Lemaistre  le  neveu,  à compte  des  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  fait  à lad.  église  (17  p.) 39000^ 

i4  mav-16  aoust  : au  sr  Pipault,  entrepreneur,  à 
compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a fait  aux  In- 
valides les  années  précédentes  (3  p.). 6ooott 

29  mars:  aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  à la  journée 
du  Roy  à échafifauder  dans  la  grande  voûte  du  dôme  pour 

faire  la  sculpture 66tt 

A ceux  qui  ont  travaillé  à faire  les  modelles  d’une 
panache  et  d’une  balustrade  sur  une  tribune  du  dôme 
des  Invalides  avec  les  plâtres i38tt  io! 

Somme  de  ce  chapitre..  . . A 5 3 4 7 tt  7“  4“ 
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PEINTURE. 

ier  mars  : à Francart,  peintre,  à compte  des  dessins 
en  grand  qu’il  fait  du  modèle  du  grand  autel  de  l’église 

des  Invalides 1 5ott 

8 février:  aux  héritiers  du  nommé  Leclerc,  et  aux 
nommez  Micuu  et  Francart,  peintres  sur  verre,  parfait 
payement  de  2800^  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’ils 
ont  faits,  pendant  les  années  1691  à 1697,  aux  vitres  de 
la  grande  église  de  l’hôtel  royal  des  Invalides..  . . 5oott 
Somme  de  ce  chapitre.  . « 65o*t 

SCULPTURE. 

2 4 may  : à Varin  le  jeune,  Poirier,  Rousseau  et 
Sainte-Marie,  sculpteurs,  à compte  de  la  sculpture  des 
douze  dessus  de  vitraux  qu’ils  font  aux  Invalides.  i5ott 
21  juin  : tà  eux,  pour  les  festons  et  consolles  qu’ils  ont 

refait  au  dôme  de  ladite  église 33fitt 

A Varin,  de  Sainte-Marie  et  à la  veuve  du  nommé 
Bonvallet,  sculpteurs,  parfait  payement  de  Ô2  0tt  à quoy 
monte  la  sculpture  faite  aux  douze  dessus  des  croisées 

dans  le  dôme  de  lad.  église 170*+ 

29  mars  - 2 4 may  : à Barois,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  1 200tt  pour  la  sculpture  qu’il  a faite  à seize  des- 
sus de  vitraux  des  chapelles  do  ladite  église  (2  p.),  1 5o*+ 
ier  mars- 21  juin  : à Dedieu,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  îooott  pour  une  figure  des  panneaux  de  la  ca- 
lotte du  dôme  de  la  grande  église  des  Invalides  (2p.) 

200^ 

29  mars-  1 6 aoust  : à luy,  parfait  payement  de  1760^ 
à quoy  monte  la  sculpture  de  huit  chapiteaux  pour  les 

chapelles  de  lad.  église  (5  p.) 83o't 

ici  mars  : à Corneille  Van  Clève,  autre,  à compte 
d’une  figure  qu’il  a fait  aux  panneaux  de  la  calotte  dudit 

dôme  . . . . 100tt 

Ier  février:  à Louis  Legros,  autre,  sur  la  sculpture 
qu’il  fait  a deux  dessus  de  passages  des  chapelles  sous 
les  tribunes  et  à un  bas-relief  de  l’histoire  de  saint 
Louis,  au-dessus  des  autres  portes  des  chapelles,  en  de- 
dans l’église aoott 

ier  mars  : à hiv,  sur  une  figure  des  panneaux  de  la 

calotte  du  dôme  de  lad.  église 100+* 

A luy,  sur  la  sculpture  qu’il  fait  au-dessus  de  deux 
des  niches  dans  l’église , servans  de  passage  aux  chapelles , 
et  sur  un  bas-relief  carré  au-dessus  des  portes.  . 3oott 
A luy,  sur  deux  cintres  au-dessous  des  tribunes  et  au- 
dessus  des  passages  qui  conduisent  aux  chapelles  et  sur 

un  bas-relief  carré..  . 5oott 

jer  mars-  2 4 may  : à luy,  Van  Clève,  Il  en  a an,  La  Pierre  et 


Martin,  parfait  payement  de  2 2 oott  pour  la  sculpture  de 
quatre  panneaux  des  voûtes  des  petites  chapelles,  y com- 
pris les  trophées  au-dessous  dans  l’attique  (3  p.).  4oott 
ier  février- ier  mars  : à Hurtrelle,  sculpteur,  sur  la 
sculpture  d’une  des  douze  figures  des  panneaux  de  la  ca- 
lotte delà  grande  voûte  de  l’église  des  Invalides  (3  p.). 

200^ 

ie‘  mars  : à Renard,  sculpteur,  sur  une  figure  des  pan- 
neaux de  la  calotte  du  dôme  qu’il  a fait  à ladite  église.  1 oott 
1e1'  mars-  16  aoust  : à luy,  parfait  payement  de  8260^ 
à quoy  montent  les  cinq  bas-reliefs  d’enfans  qu’il  a fait 
au-dessus  des  niches  dans  les  chapelles  de  ladite  église 

(4  p.) 6oott 

1er  février:  à Slodtz,  sculpteur,  sur  la  sculpture  qu’il 
fait  au-dessus  d’une  niche  dans  l’une  des  chapelles  de 

ladite  église ioott 

29  mars  : à luy,  sur  un  bas-relief  d’enfans  qu’il  a 

commencé 2oott 

2 4 may  : à luy,  parfait  payement  de  1200^  à quoy 
monte  la  sculpture  d’un  bas-relief  de  l’hisloire  de  saint 

Louis 1 5ott 

ier  février  : à luy  et  Granier,  autre,  sur  la  sculpture 
à une  figure  aux  panneaux  de  la  calotte  de  la  grande 

voûte  commencée  par  Lespingola îoo^ 

1"  mars  - 2 4 may:  à eux,  parfait  payement  de  iooott 
pour  la  sculpture  d’une  figure  d’ange,  autre  que  celle  ci- 

dessus  (2p.) 2 oo^t 

1e1’ mars:  à I.espingola,  à compte  de  l’ouvrage  qu’il 
fait  sur  la  figure  cy-dessus,  finie  par  Slodtz  et  Granier, 

sculpteurs îaott 

A luy,  sur  la  sculpture  au-dessus  d’une  niche  et  sur 
un  bas-relief  carré  au-dessus  des  portes  des  chapelles,  au 

dedans  de  l’église 5ott 

29  mars  : à luy,  sur  la  sculpture  à une  figure  des  pan- 
neaux  5o*t 

A luy,  pourdix-sept  jours  qu’il  a employez  à dessiner 

plusieurs  bas-reliefs  pour  ladite  église 1 53*+ 

27  septembre  : à luy,  pour  gratification  à cause  des 

modelles  des  panaches  et  dessins  qu’il  a fait 3oott 

9 mars- 3 4 may  : à Martin  et  La  Pierre,  sculpteurs, 
parlait  payement  de  îooottpour  la  sculpture  d’une  figure 
des  panneaux  de  la  calotte  du  dôme  de  la  grande  église 

des  Invalides  (21  p.) 20ott 

Ie’  mars- 24  may  : à Flament,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  iooott  pour  la  sculpture  d’une  des  susdites 

figures  d'ange  (2p.) 3 oott 

A luy,  parfait  payement  de  1200*1  pour  la  sculpture 
fju’il  a fait  à trois  bas-reliefs  au-dessous  des  vitraux  dans 
l’attique  (2  p.) 2 00tt 
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4 janvier- ier  mars  : à Coustou,  sculpteur,  à compte  ' 
de  la  sculpture  de  six  bas-reliefs  au-dessous  des  vitraux 

dans  l’attique  des  chapelles  (2p.) 3oo** 

ier  mars- 2 4 may  : à luy,  parfait  payement  de  1000** 
pour  la  sculpture  d’une  figure  des  panneaux  de  la  calotte 

du  dôme  (2  p.) 2 00tt 

4 janvier  - 1 6 aoust  : à Vigier,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  1 8oo**  pour  la  sculpture  de  plusieurs  bas-reliefs 
qu’il  a fait  au-dessus  des  portes,  dans  les  chapelles  de  j 

lad.  église  (6  p.).  . 7°°tt  j 

ier  février- 1 6 aoust  : à Poultier,  sculpteur,  parfait 
payement  de  34oo**  pour  la  sculpture  de  deux  Pères  j 
de  l’Église  en  pierre,  deux  dessus  de  portes  en  dedans 
les  chapelles  et  deux  dessous  de  vitraux  dans  l’altique  | 

desd.  chapelles  (6  p.) noo1*  i 

ier  février- 1er  mars  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur, 
sur  la  sculpture  à deux  Pères  de  l’Eglise  en  pierre  pour 

les  tribunes  de  lad.  église  (2p.) 4oo** 

A Antoine  Coisvox,  sculpteur,  sur  la  sculpture  de  deux 
des  Pères  de  l’Eglise  en  pierre  pour  les  tribunes  de 

ladite  église  (2p.) 4 00** 

icr  février- 2 1 juin  : à luy,  Tuby,  de  Mello  et  Jolly, 
autres  sculpteurs,  parfait  pavement  de  2200**  pour  la 
sculpture  de  quatre  panneaux  dans  l’une  des  voûtes  des 

chapelles  (3p.) 6oo** 

1e1'  mars  : à de  Melo,  à compte  d’une  figure  des 

panneaux  de  la  calotte  du  dôme 1 oo*1 

29  mars-  16  aoust  : à Boutet,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  1760**  pour  la  sculpture  de  huit,  chapiteaux  des 

chapelles  de  lad.  église  (5  p.) 980**  j 

16  aoust  : à luy,  parfait  payement  de  6oo**  pour  la  I 
sculpture  qu’il  a fait,  à une  calotte  des  passages  des  cha-  ! 

pelles 4o** 

4 janvier-16  aoust  : à Manière,  sculpteur,  parfait 
payement  de  4 200**  pour  la  sculpture  qu’il  a fait  à deux 
bas-reliefs  de  l’histoire  de  saint  Louis  en  dedans  de 
l’église,  et  deux  dessus  de  portes  en  dedans  les  chapelles 

(7  p.) 1100** 

29  mais- 16  aoust  : à Jouvenet,  sculpteur,  parfait 
payement  de  1760**  pour  la  sculpture  à huit  chapi- 
teaux, colonnes  et  pilastres  desd.  chapelles  (5p.)  1 o5o** 
ier  mars  : aud.  Jouvenet  l’ainé,  à Varia,  Langlois  et 
Masson,  sculpteurs,  à compte  de  leurs  ouvrages,  tant  j 
sur  le  marché  que  sur  l’augmentation  qu’ils  ont  fait  aux 
ornemens  du  gros  cordon  de  la  calotte  du  dôme  de 

lad.  église 5 00** 

29  mars  : audit  Jouvenet,  à Varin,  Langlois,  Slodtz, 
Masson  et  Lange,  sur  le  cordon  de  vigne  de  la  grande  i 


corniche  au-dessus  des  panaches  et  des  seize  cadres  au- 

dessus  des  chapelles 600** 

4 janvier- 1 6 aoust  : auxd.  Jouvenet,  Varin,  Langlois, 
Dedieu,  Maubouge,  Lange  et  Rousseau,  sculpteurs,  pour 
leurs  ouvrages  de  sculpture  aux  roses  et  ornemens  des 
cadres  de  la  calotte  de  la  grande  voûte  du  dôme,  et  aug- 
mentations (9  p.) 34oo** 

21  juin  : à Noël  Jouvenet  et  à la  veuve  d’JsAAc  Jou- 
venet, sculpteur,  parfait  payement  de  1800**  pour  la 
sculpture  qu’ils  ont  faite  à trois  petites  calottes  des  pas- 
sages des  chapelles 12  0** 

Aux  srs  Jouvenet,  Varin,  Langlois  et  Meunier,  à 
compte  des  (55  chapiteaux  pilastres  corinthiens  qu’ils 
font  au  pourtour  de  l’église,  et  sur  les  trois  chapiteaux  co- 
lonnes d’ordre  corinthien  sous  les  tribunes 5oo** 

4 janvier- 24  may  : aux  nommez  Maubouge,  IIanard. 
Taupin  et  Lalande,  sculpteurs,  à compte  de  la  sculpture 
qu’ils  font  des  ornemens,  roses  et  modifions  aux  cor- 
niches des  deux  chapelles  (4  p.) 6oo** 

4 janvier  - 29  mars  : à Goupil  et  Legrand,  sculpteurs, 
à compte  des  mêmes  ouvrages  de  sculpture  (4  p.).  8oo** 
29  mars- 16  aoust  : à Roussel  et  Diîouilly  qui  a 
commencé  l’ouvrage,  et  à ses  héritiers , parlait  payement 
de  1760*1  pour  la  sculpture  de  neuf  chapiteaux  des  cha- 
pelles (4p.) 53  o1* 

1e1  mars -16  aoust:  à Raon,  sculpteur,  parlait  paye- 
ment de  3ooo**  pour  la  sculpture  de  trois  bas-reliefs 
qu’il  a fait  au-dessous  des  vitraux  dans  l’attique,  et  sur 
deux  des  huit  autres  has-reliefs  au-dessus  des  portes,  en 

dedans  les  chapelles  (5  p.) 600** 

1"  février  : à La  Pierre,  sculpteur,  pour  la  sculpture 
qu’il  a fait  au-dessus  d’une  niche  dans  l’une  des  cha- 
pelles  ioott 

ier  mars -16  aoust  : à luy,  pour  un  bas-relief  qu’il  a 
fait  au-dessus  des  portes  et  au-dessus  des  niches  dans  les 

chapelles  (4  p.) 4 5 0** 

26  avril  : à Carlier,  sculpteur,  parfait  payement  de 
1 200**  pour  la  sculpture  de  deux  des  calottes  des  passages 

des  petites  chapelles  de  lad.  église 80** 

2 5 avril  : à Bourderelle,  sculpteur,  parfait  payement 
de  45o**  pour  la  sculpture  d’un  bas-relief  d’enfant  qu’il 
a fait  au  dessus  d’une  des  niches  des  chapelles..  . . 5o** 
4 janvier -29  mars  : à Robert,  Taupin,  Legrand, 
Boutet,  Guyot,  Masson,  Adam,  Maubouge  et  Frinçois 
le  jeune,  sculpteurs,  à compte  de  la  sculpture  qu’ils  font 
aux  dix  arcs  doubleaux  de  la  grande  voûte  (4  p.).  . . . 

i5oo** 

4 janvier-  ier  mars  : à Herpin,  Masson,  Bellan,  Du- 
pré,  Robert,  François  le  jeune,  Lange  et  Le  Maire  le 
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fils,  sculpteurs,  sur  la  sculpture  qu’ils  font  à la  grande 
corniche  et  architrave , roses  et  modillons  du  pourtour 

de  lad.  chapelle  (3  p.) 8oott 

4 janvier-  ier  février  : à Hulot,  sculpteur,  sur  un  bas- 
relief  qu’il  a fait  représentant  VHumüité,  au-dessus  d’une 

porte  en  dedans  l’une  des  chapelles  (2  p.) 200tt 

1e1  mars-  16  aoust:  à Barois,  Mazière  l’aîné  et  Gra- 
nier,  sculpteurs,  parfait  payement  de  220ottpour  la  sculp- 
ture à quatre  panneaux  des  voûtes  des  petites  chapelles 
(4p.) Aoott 

21  juin  : à Gdyot  et  Mazière,  sculpteurs,  parfait  paye- 
ment de  5 7 pour  la  sculpture  de  48  consolies  qu’ils 
ont  laites  au-dessus  de  la  grande  corniche  du  dôme  de 

lad.  église 126** 

26  avril  : à Guyot,  parfait  payement  de  6oott  pour 
la  sculpture  à une  des  calottes  des  passages  des  chapelles. 

. ôott 

ier  février  - 25  may  : à Poirier,  Coestou,  Hardy  et 
Poultier,  sculpteurs,  parfait  payement  de  2200**  pour 
la  sculpture  des  quatre  panneaux  dans  l’une  des  voûtes 

des  quatre  chapelles  de  lad.  église  (2  p.) 6oott 

29  mars- 26  may  : à Prou,  parfait  payement  de 
900**  pour  la  sculpture  à deux  bas-reliefs  d’enl'ans  qu’il 
a fait  au-dessus  des  niches  dans  les  chapelles  (2  p.)..  . . 

i5ott 

2 4 may  : aux  héritiers  de  Drouilly,  sculpteur,  à 

compte  de  la  sculpture  de  huit  chapiteaux 3oott 

19  juillet- 16  aoust:  à la  veuve  Le  Comte,  sur  la 
sculpture  de  dessus  de  porte  qu’il  a fait  (2  p.). . . 200^ 
Somme  de  ce  chapitre 26006** 

MAISONS  ROYALLËS. 

MAÇONNERIE. 

4 janvier  : à Jean  Benoist,  entrepreneur,  parfait  paye- 
ment de  3886**  i3s  4d  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a fait  aux  Maisons  Royalles  et  maisons 
apartenantes  au  Roy  à Paris  pendant  le  3e  quartier 

1698 386**i3s4d 

18  janvier-  i5  février  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pen- 
dant les  trois  derniers  mois  1698  (g  p.) 1800** 

iermars-5  juillet  : aux  héritiers  de  la  veuve  dudit 
Benoist,  à compte  de  ses  ouvrages  pendant  l’année  1 699 

(8  p.) 25oo** 

i5  mars  1699- 17  janvier  1700  : à Pierre  Levé,  en- 
trepreneur, sur  la  maçonnerie  qu’il  fait  anxd.  maisons 
pendant  la  présente  année  1699  (22  p.).  ....  i54oo** 
4 janvier  : à Robert  Aumont,  maçon,  parfait  payement 


1 de  a y 8gt+  i5s  5d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a fait  à la  pépinière  du  Roulle  en  1698.  . . 

139**  i5s  5d 

1 2 avril  : à luy,  pour  ouvrages  au  nouveau  couvent 

des  Capucines  en  1698 48**  i8J 

5 juillet:  à Second,  maçon,  pour  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a fait  à la  maison  des  Gobelins  en  1698 

86*+  i3s 

2 4 may  1699-17  janvier  1700:  à Cartaux,  entre- 
preneur, sur  la  maçonnerie  qu’il  fait  à l’église  de  Notre- 

Dame  de  Paris  ( i4  p.).  . 1 1000** 

19  juillet- 20  décembre:  à Maurice  Gabriel,  entre- 
preneur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait 
au  couvent  des  Religieuses  Capucines  pour  les  reprises 

aux  murs  de  face  et  de  refend  (12  p.), 68oo*+ 

4 janvier- 8 novembre  : à la  veuve  Forcoy,  fonlai- 
nier,  ayant  l’entretien  des  bassins  et  conduites  de  dé- 
charge au  jardin  des  Thuilleries,  pour  ledit  entretien 
pendant  les  six  derniers  mois  1698  et  les  six  premiers 


1699  (4p.) 2 00** 

Somme  de  ce  chapitre. . . . 3836 1*+  1 9 3 gd 

TERRASSE. 

1 9 juillet- 3o  aoust:  à Louis  Faudeux,  terrassier, 
pour  les  terres  et  immondices  qu’il  enlève  dans  la  place 
au  devant  du  Louvre  (3p.) 367**  1 2 3 6d 


CHARPENTERIE. 

4 janvier-  1 2 avril  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte , 
charpentier,  parfait  payement  de  2 3 3 £2  +t  12’  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a fait  aux 
Maisons  Royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy  à Paris 

j pendant  l’année  1698  (7  p.) 1 5 8 2 12s 

26  avril- 6 décembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 
vrages pendant  1699  (11  p.) 36oo+* 

16  aoust  1699- 19  janvier  1700  : à luy,  tà  compte 
des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fait  à l’église  et  à 

l’autel  Notre-Dame  (6  p.) 1700*+ 

11  octobre  : à La  Croix,  charpentier,  pour  ouvrages 
laits  pour  le  transport  de  quelques  figures  de  marbre, 

bustes  et  vases,  de  Paris  à Versailles 3o2+*  i5‘ 

Somme  de  ce  chapitre 718 5+t  ^ 

couverture. 

ie'  lévrier  - 22  novembre  : à la  veuve  d’EsmiiNE  Yvon, 
couvreur,  sur  la  couverture  qu’elle  a faite,  outre  son  en- 
tretien ordinaire,  aux  Maisons  Royalles  et  maisons  apar- 
tenantes au  Roy  à Paris,  pendant  l’année  1698  et  les 
dix  premiers  mois  1699  (11  p.) 2277*1  io’  11 
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22  novembre- 20  décembre  : à Armet,  couvreur,  sur  ! 
les  ouvrages  qu’il  a fait  au  palais  du  Luxembourg  pen- 
dant les  mois  de  janvier  et  février  dernier  (3  p.  ).  65o'* 
Somme  de  ce  chapitre.  . . . 292 7**  ios  1 1'1 

MENUISERIE. 

12  avril -5  juillet  : à Pierre-François  Leschaudklle, 
menuisier,  pour  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits 

aux  Gobclins  en  1698  (2p.) 1 io**  3S 

29  mars-  20  may  : à Antoine  Rivet,  menuisier,  pour 
fa  menuiserie  qu’il  fait  aux  Maisons  Royalles  à Paris  en 

l’année  1699  (3  p.) ’ 70b** 

7 juin  - 1 1 octobre  : à luy,  pour  cinquante  bancs  qu’il 

fait  pour  le  jardin  des  Thuilleries  (3  p.) 7 5o+t 

A janvier  - 1er  mars  : à Laurens  Rochebois,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu'il  fait  au  logement  de 
M.  le  marquis  de  la  Vallière,  attenant  le  palais  des 
Thuilleries  (5  p.) . . io5o** 

15  mars  1699-17  janvier  1700  : à luy,  sur  ses  ou- 

vrages aux  Maisons  Royalles  pendant  1698  et  1699 
(18  p.) 0o5ott 

icr  mars:  à Guérin,  menuisier,  pour  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a fait  auxd.  maisons  pendant  les  cinq 
derniers  mois  1698 5o** 

16  aoust-27  septembre  : à Marteau,  menuisier,  sur 

les  modelles  de  menuiserie  qu’il  a fait  pour  l’autel  de 
l’église  Notre-Dame  à Paris  (2  p.) 3oo** 

A janvier-  ta  avril  : à Pierre  Richard,  menuisier,  sur 
ses  ouvrages  auxd.  Maisons  Royalles  et  maisons  aparté - 
liantes  au  Roy  pendant  les  quatre  derniers  mois  1698 

(6  p.). • îooott 

ier  février- 8 novembre  : à Simon  Gillot,  menuisier, 
pour  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fait  au  château  de 
Vincennes  pendant  les  six  derniers  mois  1698  et  les 

huit  premiers  1699  (2p.) iA3**  3S 

10  may  1699-17  janvier  1700  : à Justine,  menui- 
sier, pour  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fait  aux 
écuries  de  Monseigneur  à Paris  pendant  1699  P-) 

373«  5S 

Somme  de  ce  chapitre 10626**  iis 

SERRURERIE. 

A janvier -6  décembre  : à Robert  Routet,  serrurier, 
sur  ses  ouvrages  de  serrurerie  au  logement  de  Al.  de 
la  Vallière  et  autres  endroits  des  Maisons  Royalles  pen- 
dant 1698  et  1699  (20  P*) Ao5o** 

ier  février- 8 novembre  : à Nicolas  Le  Roy,  serrurier, 
pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château 


de  Vincennes  pendant  les  cinq  derniers  mois  1698  et  les 

six  premiers  1699  (2p.) 16  s**  ios 

8 février  : à la  veuve  Michel  Tureau,  serrurier,  par- 
fait payement  de  2 3 A**  8S  3d  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a faits  à l’hôtel  des  Ambassa- 
deurs â Paris  en  1682  et  i683 i3A**  85  3d 

i3  septembre- 20  décembre  : à Delavigne,  serru- 
rier, sur  ses  ouvrages  à l’église  de  Notre-Dame  de  Paris 

( 3 p.) 6oo** 

18  janvier -29  mars  : à François  Lucas,  serrurier, 
pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  au  palais  des 
Thuilleries  et  autres  endroits  des  Maisons  Royalles  pen- 
dant les  trois  derniers  mois  1698  3oi** 

26  avril  1699-  17  janvier  1700  : à luy,  à compte  de 
ses  ouvrages  de  serrurerie  pendant  l’année  1699  ( 1 1 p.). 

iA5o** 

Somme  de  ce  chapitre. ....  6697**  i8s  3d 

vitrerie. 

A janvier- 11  octobre:  à Charles-François  Jacquet, 
vitrier,  pour  l’entretien  des  vitres  du  château  de  Vin- 
cennes, de  la  maison  des  Gobelins  et  du  Jardin  royal 
des  plantes  pendant  les  cinq  derniers  mois  1698  et  les 

six  premiers  1699  (â  p.) 760** 

7 juin  : à luy,  pour  ouvrages,  au  delà  de  son  entre- 
tien, pendant  l’année  1698 77**  5 5 6“ 

A janvier- 11  octobre  : à la  veuve  Janson,  vi trier r 
pour  l’entretien  des  vitres  au  château  du  Louvre,  garde 
meuble  de  la  Couronne,  hôtel  de  Grammont  et  magasin 
du  sr  Fossibr,  pendant  les  six  derniers  mois  1698  et  les 

six  premiers  1699  (A  p.) . 200** 

29  mars- 21  juin  : à elle,  pour  les  ouvrages  de  vi- 
trerie qu’elle  a fait  auxdites  Maisons  Royalles , outre  son 
entretien,  pendant  l’année  1698  (3p.)..  280*1  igs  2'1 
18  janvier- 26  octobre  : à elle  et  à Antoine-Charles 
Janson,  pour  l’entretien  des  vitres  du  château  de  Aladrid, 
la  Savonnerie,  l’orangerie  du  Roulle,  la  maison  des 
cignes,  les  maisons  occupées  par  Al.  le  comte  de  Gram- 
mont et  M.  Félibien,  la  Samaritaine  et  l’Observatoire, 

pendant  le  même  temps  (A  p.) Aoo** 

icr  février  - 1 1 octobre:  à eux,  pour  l’entretien  des 
vitres  du  palais  de  Luxembourg  pendant  le  même  temps 

(A  p.) 3oo** 

A janvier- 11  octobre  : à Gombault,  vitrier,  pour 
l’entretien  des  vitres  au  palais  des  Thuilleries  pendant 
les  six  derniers  mois  1698  et  les  six  premiers  1699 

(A  p.) 2 00** 

18  janvier- 20  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
vitres  aux  grandes  et  petites  écuries,  aux  écurjes  de 


un 


ANNÉE  1699.  — MAISONS  ROYALES. 


Monseigneur,  aux  maisons  où  logent  MM.  de  Congï  et 
Le  Nostre,  à l’orangerie  des  Thuilleries,  à l’Imprimerie 
royalle  et  à la  Bibliothèque  du  Roy  pendant  le  même 

temps  (4  p.) 200*1 

ier  février- a5  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
vitres  du  nouveau  couvent  des  Capucines  pendant  le 

même  temps  (4  p.).  . 200** 

24  may-27  septembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
vitrerie  qu’il  a faits  aux  gaileries  du  Louvre  (7  p.).  . 

1 709**  7’  6d 

19  juillet  : à luy,  pour  ses  ouvrages  à l’aparlement 
de  M"’e  la  Maréchalle  de  ea  Motte  aux  Thuilleries  en 


1699 1 29**  7*  iod 

Somme  de  ce  chapitre 4446**  17* 


GLACES  AU  TEIN  ET  AUTRES. 

19  juillet  : au  sr  Guïmont  et  Compagnie,  de  la  manu- 
facture des  glaces  du  faubourg  Saint-Antoine,  à compte 
de  celles  qu’ils  ont  fourny  au  château  de  Marly  en  la  pré* 
sente  année 3259**  12’ 

PLOMBERIE. 

19  juillet- 8 novembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
à compte  des  ouvrages  et  réparations  de  plomberie  qu’il 
a faits  pour  le  Roy  à Paris  (2p.) 65ctt 

PAVÉ., 

27  septembre- 1 1 octobre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 
sur  ses  ouvrages  de  pavé  aux  Maisons  Royalles  et  mai- 
sons apartenantes  au  Roy  à Paris  pendant  1699  (2  p.) 
8oo1* 

peinture. 

18  janvier-  2 aoust  : à Joubert,  peintre,  parfait  paye- 
ment de  6oo**  pour  a4  dessins  de  plantes  rares  qu’il  a 
peint  en  mignature  sur  vélin  pour  être  insérez  dans  la 
suitte  des  livres  du  Cabinet  de  S.  M.  (3p.)....  750** 

8 mars  1699-1“  février  1700  : à luy,  à compte  de 
4oo  dessins  desd.  plantes  qu’il  a peints  (12  p.)  6600** 

8 novembre  1699-17  janvier  1700  : au  sr  Petit, 
peintre,  sur  la  grosse  peinture  qu’il  a fait  aux  Maisons 
royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy  à Paris  en  1699 


(2  p.) 35ott 

20  décembre  1699-17  janvier  1700  : à Dufaux,  à 
compte  de  la  dorure  qu’il  a fait  de  trois  tableaux  pour 
Meudon  pendant  la  présente  année  (2p.) 3oo** 


i5  mars-21  juin  : au  sr  Martin,  peintre,  pour  les 
ouvrages  de  peinture  qu’il  a fait  pour  l’agrandissement 
de  six  tableaux  des  Conquestes  du  Roy  pour  Marly 
(3p.) 7 1 o*+  1 o5 
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2 aoust- 20  octobre  : à luy,  sur  quatre  tableaux  de 
dessus  de  portes  des  apartemens  de  Marly  (5  p.).  . . 

1 Aoott 

27  septembre-  26  octobre  : à Martin  le  jeune,  sur  six 

tableaux  qu’il  a peints  pour  Marly  (3  p.) 900** 

i3  septembre  - 8 novembre  : à Claude  Audran, 
peintre,  à compte  de  quatre  tableaux  qu’il  a peint  pour 
servir  à faire  des  portières  de  tapisserie  à la  manufacture 

des  Gobe! ins  (2p.) 700^ 

i3  septembre- 20  décembre  : à Jean-Baptiste  Fon- 
tenay, peintre,  à compte  des  tableaux  ovalles  qu’il  fait 
au  château  de  Marly  (5  p.).  io5o** 

18  janvier- 24  may  : à Lefebvre,  peintre,  parlait  pave- 

ment de  718**  19*  8d  pour  les  impressions  de  pein- 
lure  qu’il  a fait  aux  Maisons  Royalles  pendant  l’année 
dernière  1698  (5p.) 568**  19’  8d 

2 aoust- 20  décembre  : à luy,  à compte  desd.  pein- 
tures pendant  les  six  premiers  mois  1699  (4  p.).  000*1 
20  décembre  : à Hérault,  pour  la  dépense  qu’il  a fait 
dans  la  grande  gallerie  du  Louvre  au  sujet  des  tableaux 
qui  ont  été  exposés  par  Mrs  de  l’Académie  de  peinture 
et,  sculpture  pendant  la  présente  année.  . . . 826**  6S  6d 
11  octobre- 20  décembre  : au  sr  Delafosse,  peintre, 
pour  le  tableau  qu’il  fait,  représentant  V Automne,  pour 

le  salon  du  château  de  Marly  (4p.) 1000** 

Au  sr  Jouvenet,  pour  le  tableau,  représentant  YHijver, 

qu’il  a fait  pour  Marly  (4  p.) îooo** 

11  octobre- 20  décembre:  an  sr  Roulogne  le  jeune, 
pour  le  tableau  qu’il  peint,  représentant  YEsté  (4  p.).  . 

1000** 

Au  sr  Coyfel  fils,  pour  le  tableau  qu’il  a peint,  repré- 
sentant le  Printemps  (4  p.).  iooo*l 

Somme  de  ce  chapitre ....  1 8655**  1 6S  2d 

SCULPTURE. 

19  juillet  : à François  Girardon,  sculpteur,  à compte 

de  la  sculpture  du  piédestal  du  groupe  de  Y Enlèvement 
de  Proserpme 5oo** 

i5  mars-21  juin:  aux  srs  Degoulon,  Belan,  Goupil 
et  Tauiun,  sculpteurs,  pour  la  sculpture  de  bois  qu’ils 
oui  tait  à la  corniche  de  Monseigneur,  à Meudon  (5  p.) 

2 189**  175  iod 

7 juin -8  novembre:  à Coustou,  sculpteur,  à compte 
de  la  figure  qu’il  fait  en  marbre,  représentant  Jules  César 

(2p.) 800*1 

ier- 29  mars  : à Goupil,  sculpteur,  pour  un  modèle 

de  contre -cœur  de  cheminée  qu’il  a fait  pour  le  Roy 
(2  p.) 200** 


.679 
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i5  mars- 27  septembre:  à luy,  pour  la  sculpture  qu’il 
a fait  aux  chambranles  et  trumeaux  de  l’apartement  de 

Monseigneur,  à Meudon  (8p.)....* 1 8 4 

dei  mars- 5 juillet  : audit  Goupil  et  à Degoullon, 
autre,  pour  deux  pieds  de  table  qu’ils  ont  fait  pour  la 

Ménagerie  de  Versailles  (3  p.) 3o8** 

11  octobre-20  décembre  : auxdits  Goupil,  Degoul- 
lon,  Jollivet,  Bellan  et  Taupin,  sur  les  pieds  de  table 

qu’ils  font  pour  le  salon  de  Marly  (6  p.) 1700*+ 

ier  mars  : à Hardy,  sculpteur,  à compte  des  modèles 
qu’il  fait  pour  la  cheminée  du  cabinet  de  Monseigneur,  à 

Meudon.  . . îoo*1 

j 3 septembre- 20  décembre:  à luy,  sur  le  modèle 

d’un  groupe  d’enfans  pour  Meudon  (2  p.  ) 200** 

19  juillet  : au  sr  Spingola  l,  sculpteur,  pour  un  mo- 
dèle de  cheminée  pour  le  cabinet  de  Monseigneur,- à 

Meudon 200** 

7 juin- 8 novembre  : à luy,  pour  les  journées  qu’il  a 
esté  employé  à dessiner  et  modeler  pour  le  service  du 

Roy  pendant  la  présente  année  (2  p.) 695** 

ie‘  mars- 7 juin  : à luy  et  Carlier,  autre,  pour  les 
modèles  de  bronze  des  cheminées  pour  le  château  de 

Meudon  et  les  réparages  des  cires  (3p.) 3 7 5+l 

3o  aoust-8  novembre  : à luy  et  Desjardins,  sur  les 
modelles  et  ouvrages  de  bronze  qu’ils  font  (5  p*)  1900** 
1 0 may-  2 5 oclobre  : à Raon,  sculpteur,  à compte  d’un 
Terme  de  marbre  qu’il  fait  pour  le  Roy  (2  p.)...  6oo*+ 
i3  septembre- 20  décembre  : à luy,  sur  un  modèle  de 
groupe  d’enfans  qu’il  fait  pour  Meudon  (2  p.)...  200** 
19  juillet- 20  décembre:  à Rousseau,  sculpteur,  à 
compte  de  deux  vases  de  marbre  qu’il  fait  pour  Ver- 
sailles (6  p.) 1 i5o** 

6 décembre  : à Noe'l  Jouvbnet,  sculpteur,  pour  ou- 
vrages de  sculpture  en  pierre  qu’il  a fait  au  nouveau 

couvent  de  l’église  des  Capucines 22  b** 

i3  septembre- 20  décembre  : à Mazière,  sculpteur, 
à compte  d’un  modelle  de  groupe  d’enfans  qu’il  fait  pour 

le  château  de  Meudon  (2  p.  ) 200+* 

6 décembre  : à Jolivet,  sculpteur,  pour  la  sculpture 
d’un  modèle  en  bois  pour  l’autel  de  Notre-Dame  de  Paris 

112** 

5 juillet- 22  novembre  : à Hulot,  sculpteur,  pour 
une  figure  qu’il  fait  en  marbre,  représentant  une  Com- 
pagne de  Diane  (2  p.) 5oo** 

27  septembre -8  novembre  : à Lalande,  sur  les  trois 
pieds  de  table  qu’il  fait  pour  le  château  de  Meudon 
(3  p.) 5oo** 
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i3  septembre -20  décembre  : à Flamen,  sculpteur, 
à compte  du  modelle  d’un  groupe  d’enfans  qu’il  fait  pour 


le  château  de  Meudon  (2p.) 200** 

21  juin  : à Slodtz  , sculpteur,  à compte  d’un  groupe 
en  marbre,  représentant  Prothée  et  Aristée 3oo** 


12  avril- 26  may:  à Varin  et  Langlois,  sculpteurs  et 
fondeurs,  â compte  du  contre -cœur  qu’ils  font  pour  la 

! cheminée  de  la  garde-robe  du  Roy  à Marly  (2  p.)  55o** 
i5  mars -7  juin  : au  sr  Langlois,  sculpteur  fondeur, 
pour  les  mosaïques  tant  des  pilastres  que  du  panneau 
d’en  haut  de  la  cheminée  de  Monseigneur,  à Meudon, 

qu’il  fait  en  bronze  (6p.) 57.6** 

19  juillet  : à Granier,  sculpteur,  à compte  d’un  groupe 
qu’il  fait  en  marbre,  représentant Ino  et  Mélicerte.  5oo** 
Somme  de  ce  chapitre.  . 16627**  17*  iod 

ouvrages  de  rronze. 

i5  mars- 21  juin:  au  nommé  Boule,  ébéniste  et  fon- 
deur, pour  les  bronzes  qu’il  a fait  pour  la  cheminée  de 
Monseigneur,  à Meudon,  quatre  bases,  deux  chapiteaux, 

deux  pilastres  et  quatre  bras  (6p.) 2692** 

i5  mars-  7 juin  : au  sr  Le  Blond , fondeur,  pour  deux 
consolles  et  ornemens  des  oreilles  du  haut  de  lad.  che- 
minée, qu’il  fait  en  bronze  (6p.) 728** 

Au  sr  Desjardins,  fondeur,  pour  les  ouvrages  de 
bronze  qu’il  a fait  pour  la  cheminée  de  Monseigneur,  à 
Meudon,  deux  enl’ans,  mosaïques  et  trophées  (5  p.).  . 

1123** 

5 juillet  : à luy,  sur  les  bronzes  et  dorures  de  la  che- 
minée du  cabinet  de  Monseigneur,  à Meudon.  . . . âoo** 
27  septembre  1 699  - 1 7 janvier  1 700  : à luy  et  à Va- 
rin, pour  les  panneaux  de  bronze  des  balcons  de  Marly 

(5  p.). . 2260*1 

i5  mars -7  juin  : à Soyer,  fondeur,  pour  les  or- 
nemens de  bronze  du  chambranle  et  consolles  de  ladite 

cheminée  (3  p.) 3 6 o++ 

i5  mars  : au  sr  Le  Pileur,  fondeur,  pour  les  ouvrages 
de  bronze  qu’il  a fait  au  dessus  du  ceintre  de  la  che- 
minée de  Monseigneur,  à Meudon 681** 

13  septembre -6  décembre  : à luy,  pour  le  grand  cha- 
piteau antique  qu’il  a moulé  (3p.) 65o** 

29  mars- 7 juin  : au  sr  Sautray,  pour  les  consolles, 
testes  et  tailloirs  et  les  deux  bordures  de  table  qu’il  a fait 
pour  la  cheminée  du  cabinet  de  Monseigneur,  à Meudon 

(5p.) 1 620** 

21  juin  : à luy,  sur  les  bordures  de  bronze  qu’il  a fait 

pour  les  deux  tables  de  Trianon 3oo** 

21  juin -22  novembre  : à luy,  sur  les  bordures  de 
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bronze  qu’il  fait  autour  des  glaces  du  château  de  Marly 

(6p.) i3oott 

12  avril -7  juin  : à Nècre,  fondeur,  pour  la  dorure 
des  bronzes  qu’il  a fait  pour  la  cheminée  de  la  chambre 

de  Monseigneur,  à Meudon  (a  p.) 3oott 

16  aoust  : à Nicolas  Barbier,  fondeur,  pour  les  dé- 
penses qu’il  a fait  pour  recouvrer  les  bronzes  volés  dans 
le  cabinet  de  la  Renommée,  au  jardin  de  Versailles.  . . 

i98tt5s 

Somme  de  ce  chapitre 11772^  5S 

MARBRERIE. 

16  aoust- 27  septembre:  à Jérôme  Dërbais,  marbrier, 
à compte  de  deux  blots  de  marbre  blanc  qu’il  fait  venir 

de  Carare  pour  le  jardin  de  Marly  (2p.) 6ooott 

11-25  octobre  : à Dezaigres,  sur  la  table  ronde  et 
son  pied  de  marbre  et  les  bancs  de  pierre  qu’il  fait  pour 

Marly  (2  p.) 45ott 

18  janvier:  à Pierre  Lisqui,  marbrier,  à compte  des 
cheminées  de  marbre  qu’il  fait  pour  la  Ménagerie.  1 oott 
a juillet  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  marbre  aux 
Maisons  Royalles,  à l’apartement  de  M.  le  marquis  de  la 

Vallière 207H  i“  3d 

12  avril  : à François  Cuvillier,  marbrier,  pour  les 
ouvrages  de  marbre  qu’il  a fait  à l’aparlement  de  M'“e  la 
marquise  de  la  Vallière,  à Paris,  en  1698.  . . . io8tt 

26  avril  - 5 juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  marbre 
qu’il  a fait  aud.  apartement  en  1699  (5  p.).  7 2 3S  3d 

4 janvier  : à François  Deschamps,  marbrier,  sur  les 
ouvrages  de  marbre  qu’il  fait  pour  les  cheminées  de  la 
Ménagerie  du  château  de  Versailles i5ott 

18  janvier- 26  avril  : à luy,  pour  le  piédestal  de  la 

Cléopâtre,  à Meudon  (2  p.) 3oott 

19  juillet  : à luy,  sur  le  sciage  des  marbres  qu’il  fait 

pour  le  service  du  Roy i5ott 

10 -24  may  : à Pierre  Lisqui  et  Claude  Tarlay, 
marbriers,  pour  le  sciage  des  tranches  de  marbre  qu’ils 

ont  fait  en  1689  (2  p.) 268^12“  1 0d 

6-20  décembre  : aud.  Tarlay,  sur  les  deux  chemi- 
nées qu’il  fait  pour  le  Roy  à l’apartement  de  Mme  de 
Sferce,  au  Louvre  (2  p.) 2oott 

27  septembre  : à luy,  pour  une  cheminée  de  marbre 

qu’il  a fait  à l’apartement  de  M.  Dumont,  aux  écuries 
de  Monseigneur,  à Paris 6itt 

A luy  et  Dezaigres,  sur  4 cheminées  et  8 tables  angu- 
laires qu’ils  font  pour  le  château  de  Marly  (3p.)  1700** 
17  janvier  1700  : à luy,  pour  réparation  de  pavé  de 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


! marbre  noir  à la  grande  gallerie  du  Louvre,  â Paris..  . 

| 53tt  ios 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 10673^  7*  4d 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

1“  février:  au  sr  Fossier  l’aîné,  garde  des  magasins 
du  Roy,  pour  les  journées  d’ouvriers  employez  à peser 
et  ranger  les  plombs,  cuivres  et  autres  choses  qui  sont 
dans  les  magasins  des  Bâtimens  à Paris,  pour  en  faire 

l’inventaire 

ier  mars- 6 décembre:  aux  ouvriers  qui  ont  travaillé 
à la  journée  du  Roy  à peser  et  ranger  les  plombs,  cuivres 
et  autres  choses  qui  sont  dans  lesdils  magasins  ( 1 4 p.  ) 

1 84 At+  i5s  8d 

19  juillet  : à ceux  qui  ont  coupé  partie  de  la  chaus- 
sée pour  l’écoulement  de  l’étang  de  Vincennes. . . . 4ott 
6-20  décembre:  à ceux  qui  ont  travaillé  à l’autel  de 


l’église  Notre-Dame  (2  p.) i5o9tt  105 

Somme  de  ce  chapitre 3 4 3 1 1+  5S  8d 


DIVERSES  DÉPENSES. 

1“  février- 7 juin  : à Jean  Padelain,  ramonneur, 
pour  les  cheminées  qu’il  a ramonnées  aux  Maisons 
Royalles  à Paris,  pendant  1698  et  les  3 premiers  mois 

1 699  (2  p.) ioitt 

11  octobre  : à Lejeune,  vidangeur,  pour  les  vidanges 
qu’il  a fait  de  plusieurs  tosses  d’aysances  aux  Maisons 

Royalles  à Paris,  en  1698  et  1699 I7a+t  i5s 

10  may  : au  sr  Masson,  inspecteur  à Vincennes,  pour, 
avec  6/|tt  6d  à quoy  montent  les  bois  vendus  au  profit 
du  Roy,  faire  le  parfait  payement  de  91 H t3s  4d  pour 
la  garde  des  bois  et  taillis  du  parc  de  Vincennes  pen- 
dant les  3 premiers  mois  1699  et  les  20  premiers  jours 

d’avril,  à 3oott  par  an 27^  121  iod 

A luy,  pour  ses  apointemens  du  mois  de  mars  et  des 

20  premiers  jours  d’avril 76^  ios 

5 juillet-  25  octobre  : aux  s"  Brunault,  pour  la  garde 
desd.  bois  et  taillis  pendant  le  2e  et  3e  quartier  1699, 
et  menues  dépenses  faites  pendant  led.  temps  (3  p.). 

i5o«9s8d 

4 janvier- icr  février  : à Couplet,  concierge  de  l’Ob- 
servatoire, pour  la  dépense  qu’il  a fait  pour  les  répara- 
tions en  lad.  maison,  en  1697  et  1698  (2  p.).  ao4 tt  1 5* 
4 janvier:  au  s‘  Desgodets,  pour  les  menues  dépenses 
qu’il  a fait  pour  le  service  des  bâtimens  du  Roy  à Paris 

en  1698 57^  65 

4 janvier- 2 aoust  : à Lory,  horlogeur,  pour  l’entre- 
tien qu’il  a fait  des  horloges  du  palais  des  Thuilleries, 
de  la  maison  des  Gobelins,  de  la  Savonnerie  et  le  réta- 

3i 
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bassement  de  l’horloge  du  couvent  des  Capucines  en 

1697  e*-  (3  p.) 115tt  8S 

18  janvier  : à Louis  Lefebvre  et  Gilles  Turpin,  à 
compte  des  blocs  de  marbre  qu’ils  ont  menez,  au  vindas, 
de  dessus  les  ports  dans  la  place  des  magasins,  pour  dé- 

barasser  lesdits  ports ioott 

1 8 janvier  : au  commissaire  des  pauvres  de  la  paroisse 
de  Saint-Roch,  pour  le  payement  de  la  taxe  des  pauvres 
de  l’hôtel  de  Vandôme  et  des  maisons  apartenantes  au 
Roy  sur  lad.  paroisse  pendant  l’année  dernière  1698.  . 

78^ 

Au  Chapitre  de  Saint-Benoist,  pour  une  année  d’arré- 
rages de  cens  et  rentes  dûs  pour  des  terres  encloses  dans 
l’enceinte  du  palais  de  Luxembourg,  écheue  à la  Saint- 
Remy  1698,  sçavoir:  ios  de  cens  dus  aud.  Chapitre, 
de  rente  due  à la  prébende  de  M.  Jacques  Durand, 
et  3tt  à la  prébende  de  M.  Alphonse  Le  Moyne,  cha- 
noine dud.  chapitre 711  103 

1 er  février  - 6 décembre  : au  sr  Doussot,  expert  des 
Bàlimens,  pour  ses  vacations  à toiser,  vérifier  et  régler 
les  mémoires  des  ouvrages  faits  aux  Maisons  Royalles 
et  maisons  apartenantes  au  Roy,  à Paris,  pendant  les 
quatre  derniers  mois  1698  et  les  six  premiers  mois 

1699  (A  p.) 9^°^ 

1 5 février  : aux  srs  Dumont  et  de  Clersin,  commissaires 
des  pauvres  de  la  paroisse  de  Saint-Sulpice , pour  la  taxe 
des  pauvres  du  palais  de  Luxembourg  pendant  les  an- 
nées 1697  et  1698 loo» 

29  mars-5  juillet  : à Poussin,  charon,  pour  ouvrages 
à trois  binards  pour  le  service  du  Roy,  pendant  les  an- 
nées 1 698  et  1 699  ( 2 p.) q5tt 

29  mars  : au  sr  Pochard,  marchand,  pour  A82  livres 
1/2  de  mitraille,  moitié  rouge  et  moitié  jaune.  A58tt  7 3 6d 
26  avril  : au  sr  André  Perrault,  expert,  pour  Ao  va- 
cations employées  à faire  1 inventaire  des  magasins  du 


Roy  à Paris 2Aott 

A Chopinel,  battelier,  pour  ce  qu’il  a payé  au  commis 
du  bureau  du  canal  d’Orléans  pour  les  droits  d’un  ba- 
teau qui  a voituré  plusieurs  dains  pour  le  Roy.  . . . 6ott 


jo  may  : à Chevillard,  fontainier  à Vincennes,  pour 
ouvrages  extraordinaires  qu’il  a fait  outre  son  entretien 
i5ti  i5“ 

A Plu,  charon,  pour  ouvrages  qu'il  a fait  à un  binard 

pour  le  Roy  en  1698 a6tt 

Au  s‘  de  Launay,  orfèvre,  pour  six  chandeliers  et  la 
croix  d’argent  dont  le  Roy  a lait  présent  à l’église  de 
Strasbourg,  qu’il  a reblanchi  deux  fois,  et  pour  autres 
menues  dépenses ,870^ 


25  may  : à Le  Comte,  charon,  pour  ouvrages  de  cha- 
ronnage  qu’il  a fait  en  1697 5ott  10' 

A Butterfield,  pour  douze  compas,  douze  porte- 
crayons,  un  grand  compas  avec  une  verge  et  les  points 
brisez , qu’il  a fourni  pour  le  bureau  des  dessins  de  la 
Surintendance,  y compris  lAtt  pour  les  racommodages 
du  niveau  à huile  et  doubles  lunettes 98^ 

A La  Tarre,  carrier  de  Senlis,  pour  avoir  fait  trois 
voyages  de  Senlis  à Versailles  et  fait  aporter  des  mor- 
ceaux de  pierre ioott 

5 juillet:  au  sr  Gastelier,  pour  les  dépenses  qu’il  a 

fait  pour  les  Bàlimens  pendant  les  six  premiers  mois 
1699 i32tt6s6‘‘ 

19  juillet:  à Marcelin,  pour  les  ouvrages  qu’il  a fait 
pour  charger  et  décharger  des  figures  de  marbre  pour 
le  Roy  en  1698  et  1699 82^ 

A Barrère,  concierge  du  palais  de  Luxembourg,  pour 
la  dépense  qu’il  a fait  pour  tendre  les  tapisseries  et  faire 
le  reposoir  aux  deux  Festes-Dieu  pendant  la  présente 
année 820+*  io! 

2 aoust:  à Jümel,  pour  ouvrages  de  fil  d’archal  qu’il 
a fait  pendant  les  six  premiers  mois  1699...  1 7tt  1 os  6d 

A Ménard,  pour  avoir  poli  le  miroir  ardent  du  sr  La- 
garousse 1 iott 

2 aoust  : à Baltazard  Martinot,  pour  un  pied  de 
pendule  qu’il  a fourni  pour  le  Roy 70tt 

2 aoust- 3 novembre  : à LucuET,pour  plusieurs  voyages 

du  parc  de  Versailles  qu’il  a fait  pour  le  service  des  Bâ- 
timens  (2  p.) 38tt 

iG  aoust  : au  sr  Boucher,  pour  38  vacations  employez 
à toiser  pendant  la  présente  année 228N 

27  septembre  : à Ballin,  orfèvre,  pour  les  cachets 
qu’il  a livrez  pour  les  bureaux  de  la  Surintendance. . . 
55ott 

3 novembre  : au  sr  de  Beaufort,  pour  son  rembour- 

sement des  dépenses  qu’il  a fait  pendant  les  7 premiers 
mois  1699 1 7 i5s 

22  novembre  : au  sr  Charpentier,  garde  de  la  Pré- 
vosté  de  l’Hôtel,  pour  les -journées  de  deux  archers  em- 
ployez à prendre  et  mener  travailler  des  ouvriers,  tant  à 
Versailles  qu’à  Marly  et  Meudon 2o3tt 

6 décembre  : au  sr  Labre,  commissaire  au  Châtelet  de 

Paris,  pour  ses  vaeca tiens  à la  confection  et  expédition 
du  procès-verbal  des  récolemens  des  dessins  du  Roy, 
lorsque  le  sr  Houasse  les  a remis  au  sr  Blanchard,  à 
présent  seul  dépositaire  d’iceux 60^ 

Ausr  Chardon,  procureur  au  Parlement,  pour  les  vac- 
cations  qu’il  a employées  à vériflier  et  à examiner  les 
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filtres  concernans  les  remboursemens  d’héritages  acquis 


au  nom  du  Roy  pendant  1 699 5oott 

Somme  de  ce  chapitre 6i5ett  1° 


GRAVURES. 

17  janvier  : à Chatillon,  graveur,  sur  les  planches 

qu’il  a gravées  et  les  dessins  qu’il  a fait,  représentans  le 
Mont  Parnasse 200+* 

12  avril  : à Simonneau  l’aîné,  graveur,  à compte  d’une 

planche  qu’il  a gravée,  représentant  la  statue  équestre 

du  Roy aooH 

5 juillet  : à Roussel,  graveur,  par  gratification,  pour 
les  '4os  par  marc  des  jettons  d’argent  qu’il  a frappez  pour 
les  Bâtimens  pour  1699,  dont  il  a fait  le  poinçon  et  le 
carré 78++ 

16  aoust  1699-17  janvier  1700:  à luy,  pour  un  re- 

vers de  médaille  qu’il  fait,  représentant  l’autel  de  l’église 
Notre-Dame,  à Paris  (4p.) 8oott 

A Bernard,  graveur,  pour  un  revers  de  médaille  qu’il 
a gravée , représentant  le  Vœu  du  Roy  Louis  XIII pour  l’au- 
tel Notre-Dame  (4p.) ...  8oott 

27  septembre  : au  sr  Bercy,  graveur,  pour  la  planche 
de  cuivre  qu'il  a gravée  pour  mettre  sous  l’autel  de 

l’église  Notre-Dame 3oK 

Somme  de  ce  chapitre 2io8H 

GOBELINS  ET  LA  SAVONNERIE. 

18  janvier:  au  sr  Piciion,  prestre , chapelain  de  la 

Savonnerie,  pour  avoir  célébré  le  service  divin  dans  la 
chapelle  de  ladite  maison  pendant  les  six  derniers  mois 
1698 inott 

13  avril  : à Jean  Berte  le  jeune,  marchand,  pour  10 

marcs  d’or  filé  qu’il  a livré  pour  être  employé  aux  ta- 
pisseries de  haute  lisse  que  l’on  fait  aux  Gobelins  en  la 
présente  année 436tt 

12  avril  1699-14  mars  1700  : au  sr  Merielle,  pour 
la  soye  écrue  et  les  drogues  de  teinturerie  qu’il  a fourni 
à Kerchove  pour  teindre  les  soyes  et  laines  qui  s’em- 
ployent  aux  tapisseries  qui  se  font  pour  le  Roy,  pendant 
la  présente  année  (7p.) 3179+1  ios 

A Pierre  Michel,  marchand  à Amiens , pour  les  laines 
d’Angleterre  qu’il  a fourni  pour  lesdites  tapisseries  (5p.) 
3g39tt  1 2'  6d 

A de  Mouchy,  pour  avoir  dégraissé  et  reblanchy  de 


la  laine  blanche  d’Angleterre  (4  p.) 107++  io‘ 

A Jans,  tapissier  hautelissier,  à compte  de  quatorze 
pièces  de  tapisserie  haute  lisse  (4p.) i8ooott 


1 7 may  : à luy,  pour  sa  pension  des  six  derniers  mois 

1698  et  de  l’année  1699,  à i5ott  par  an 2 2 5** 

12  avril  1699-14  mars  1700  : à Lefebvre,  tapissier 
hautelissier,  à compte  des  onze  pièces  de  tapisserie  haute 
lisse  qu’il  a fait  pendant  la  présente  année  (4  p ).  8ooott 
1 7 may  : à luy,  pour  sa  pension  des  six  derniers  mois 

1698  et  de  l’année  1699 2 2 5tt 

12  avril  1699-  îd  mars  1700  : à Lefebvre  fils,  autre, 
à compte  de  ses  ouvrages  pendant  lad.  année  1699  (4p.) 

6ooott 

1 7 may  : à luy,  pour  sa  pension  des  six  derniers 

mois  1698  et  de  l’année  1699 • • *50** 

-.2  avril  1699-14  mars  1700  : à La  Croix  père, 
tapissier  basselissier,  à compte  de  quatre  portières  de 
tapisserie  de  basse  lisse  qu’il  fait  pendant  la  présente 

année  (4p.) 6ooott 

17  may  : à luy,  pour  sa  pension  des  six  derniers  mois 

1698  et  de  l’année  1699 2 2 5++ 

12  avril  1699-14  mars  1700  : à La  Croix  le  fils, 
autre,  à compte  des  six  portières  en  basse  lisse  qu’il  fait 

pendant  la  présente  année  (4p.) 3437++  ios 

1 7 may  : à luy,  pour  sa  pension  des  six  derniers  mois 
1 698  et  de  l’année  1 699 , à 1 oo++  par  an .....  . 1 5o++ 
12  avril  1699-14  mars  1700  : à Souet,  autre,  sur 
quatre  portières  du  3e  ordre,  représentans  la  Renommée, 
qu’il  a fait  pendant  la  présente  année  (4  p.).  3437++  105 
A Lafraye,  autre  tapissier,  pour  même  travail  (4p.) 

3437++  ios 

17  may  1699-14  mars  1700  : à Yvart,  peintre 
pour  l’bistoire,  pour  ses  apoiutemens  des  neuf  derniers 
mois  1698  et  des  neuf  premiers  1699  (5  p.).  2426++  9’ 

16  aoust  1699-14  mars  1700  : à luy,  pour  son 

remboursement  des  menues  dépenses  qu’il  a fait  pen- 
dant les  trois  derniers  mois  1698  et  les  neuf  premiers 
mois  1699  (3  p.) 6 3 2 tt  i3‘ 

17  may  : à Branky1,  lapidaire,  pour  ses  apointemens 

des  neuf  derniers  mois  1698 1 4 4 0 ++ 

16  aoust  : à Catherine-Charlotte  Branky,  fille  dud. 

sr  Branky  deffunt,  pour  ses  apointemens  des  cinq  pre- 
miers mois  1699 800++ 

17  may  1699-14  mars  1700  : à Kerchove,  teintu- 

rier, pour  ses  apointemens  des  neuf  derniers  mois  1698 
et  des  neuf  premiers  1699  (5  p.) a 43o++ 

16  aoust  1699-14  mars  1700:  à luy,  pour  le  paye- 
ment de  l’homme  qui  luy  a aydé  à teindre  les  laines  et 
soyes  pendant  les  2e  et  3e  quartiers  1699  (2  p.).  3oo++ 

1 II  mourut  entre  le  17  mai  et  te  7 juin. 

3i. 
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A luy,  pour  les  menues  dépenses  qu’il  a fait  pendant 
les  trois  premiers  quartiers  1699  (3p.)....  38  1A8 

1 7 may  1699-  1 4 mars  1700  : au  srMATHURiN  Nivard, 
chapelain,  pour  ses  apointemens  des  neuf  derniers  mois 

1 698  et  des  neuf  premiers  1699  (4p.) 75ott 

Au  sr  Lunague,  chirurgien,  pour  ses  apointemens 

pendant  le  même  temps  (4p.) 600^ 

A Saint-Léger,  portier,  pour  ses  apointemens  pendant 
le  même  temps,  y compris  5ott  pour  son  justaucorps  de 

la  livrée  du  Roy  pendant  1699  (5  p.) 5oott 

Au  sr  Cozette , concierge  de  la  maison,  pour  ses 
apointemens  des  six  derniers  mois  1698  et  des  neuf 

premiers  1699  (4  p.) 255ott 

A luy,  pour  son  remboursement  des  menues  dépenses 
qu’il  a fait  et  des  meubles  qu’il  a achetez  pendant  led. 

temps  (4p.) 989++  3S 

A Galliot,  jardinier,  pour  ses  apointemens  pendant  le 

même  temps  (4  p.) 5oott 

Au  sr  Nivelon,  dessinateur,  pour  sa  pension  des  neuf 
derniers  mois  1698  et  des  neuf  premiers  1699,  à 1 ioott 

par  an  (4  p.) i5oott 

17  may  : à Anguier,  peintre  d’ornemens,  pour  ses 
apointemens  des  six  derniers  mois  1697  et  de  l’année 

1 698 , à 200*+  par  an 3oott 

A la  veuve  et  héritiers  de  Baptiste  , peintre  fleuriste , 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  . .'  3oott 
A Leclerc,  dessinateur  et  graveur,  pour  ses  apoinle- 

rnens  pendant  le  même  temps 45oN 

Au  s"  Tuby,  Coisvox,  Le  Clerc  et  Verdier,  pour  le 
soin  et  la  conduite  qu’ils  ont  eu  de  l’académie  des  Go- 
belins,  poser  le  modèle  et  instruire  les  élèves  . . . 45ott 
7 juin  : à Antoine  Barré,  garçon  lapidaire  de  feu 
Branky,  pour  179  journées  qu’il  a aydé  aud.  Branky  à 
scier  et  polir  les  pierres  qu’il  a employées.  . . 2 1 4t+  1 5S 
16  aoust  1699-14  mars  1700  : à Mathieu,  inspec- 
teur aux  Gobelins,  pour  ses  apointemens  de  la  présente 


année  1 699  (3  p.) i2oott 

20  décembre  1699-14  mars  1700  : à luy,  pour 
menues  dépenses  qu’il  a fait  pour  l’huille  de  la  manu- 
facture (2p.) 6311  1 2 8 

16  aoust  :à  Jean  Le  Tellier,  garçon  de  Branky,  pour 

28  journées  qu’il  a été  employé 35tt 

16  aoust- 20  décembre  : au  sr  Andry,  pour  l’or  filé 
et  la  soye  écrue  qu’il  a fourni  pendant  les  trois  derniers 

quartiers  de  1 699  (3  p.) 2921^15“ 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 78790^  3S  6d 


JARDIN  ROYAL  DES  PLANTES. 

4 janvier  1699-28  février  1700  : à Brément,  jardi- 
nier dud.  jardin,  pour  l’entretien  qu’il  a fait  dud.  Jardin 
pendant  les  six  derniers  mois  1698  et  la  présente  année 

l699  (6  P-) 3760^ 

A Chaillou,  portier  dud.  jardin,  pour  ses  gages  pen- 
dant le  même  temps  (6p.) 6 7 5tt 

12  avril:  au  sr  Simon  Boulduc,  apothicaire,  parfait 
payement  de  i446tt  198  à quoy  monte  la  dépense  du 
cours  de  chimie  qu’il  a enseigné  au  laboratoire  dud. 
Jardin  royal  des  plantes  pendant  l’année  dernière  1698 
11  46tt  19" 

19  juillet  1699-28  février  1700  : Louis  Esmery, 

aprentif  jardinier,  pour  la  culture  des  plantes  sous  led. 
Brément,  pour  sa  pension  des  trois  derniers  mois  1698 

et  de  l’année  1699  P-) 37^ 

1 1 octobre  - 1er  novembre  : à M.  Fagon,  premier  mé- 
decin du  Roy,  surintendant  des  démonstrations  inté- 
rieures des  plantes  et  opérations  médicinales  au  Jardin 

royal,  pour  ses  apointemens  1699  (2  p.) 6ooott 

ier  novembre  : à luy,  i5oott  pour  ses  gages  de  démon- 
strateur et  1200N  pour  ceux  de  sous  démonstrateur  des 
plantes  aud.  Jardin  royal,  pendant  l’année  1699.  2700*+ 
1 1 octobre  : <4  Jean  Bernard  et  Roland  Loiseau,  sol- 
dats invalides,  pour  avoir  esté  employez  à la  garde  de 
la  pharmacie  et  démonstrations  dud.  Jardin  pendant 
38  journées,  à 2 o5  par  jour  pour  chacun 76^ 

13  décembre  : au  sr  Beaupré,  garçon  du  laboratoire 
dud.  Jardin  royal , pour  ses  apointemens  de  l’année  1 699. 
200tt 

A Boudin,  autre,  idem 2oott 

24  janvier  1700  : au sr  Duvernay,  démonstrateur  aud. 
Jardin,  pour  ses  gages  pendant  l’année  1699..  i5oott 
Au  sr  Dacquin  le  jeune,  docteur  en  médecine,  pour 


ses  gages  de  lad.  année  1699 i5oott 

Somme  de  ce  chapitre 1 81  2 2tt  19“ 


MÉDAILLES. 

i3  septembre  - 2 2 novembre  : au  sr  de  Launay,  or- 
fèvre, à compte  des  médailles  d’or  et  d’argent  qu’il  fait 
pour  l’autel  de  l’église  Notre-Dame  (2  p.) 6ooott 

ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  PARIS. 

18  janvier -3  novembre  : au  sr  de  Launay,  directeur 
de  la  Monnoye  des  médailles,  pour  1 2 médailles  d’argent 
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qu’il  a livrées  pour  les  petits  prix  des  étudiants  de  l’Aca- 
démie de  peinturent  sculpture  (4  p.) 273*+  8“  1 id 

ier  février  : au  sr  Houasse,  trésorier  de  l’Académie  de 
peinture  et  de  sculpture  de  Paris,  pour  l’entretien  de 
lad.  Académie,  pendant  les  trois  derniers  mois  1698  . . 

5oott 

26  avril- 22  novembre  : au  sr  Blanchard,  trésorier 
do  lad.  Académie,  pour  l’entretien  d’icelle  pendant  les 
trois  premiers  quartiers  1699  (3p.) 3ooott 

12  avril  : au  sr  Lefebvre,  portier  de  lad.  Académie, 
pour  ses  gages  des  trois  premiers  mois  1699.  i i2tt  ios 

7 juin -2.5  octobre  : aux  s1'6  de  Cotte,  Bullet,  Le 
Maistre,  de  la  Hire  et  Félibien,  de  l’Isle,  Gabriel, 
Gobert  et  Lambert,  architectes,  pour  leur  assistance  aux 
conlérences  de  l’Académie  d’architecture  pendant  les 

trois  premiers  quartiers  1699  (3  p.) a gBgtt 

4 octobre  : au  s1'  Fossier  l’aîné,  portier  des  antiques 
de  l’Académie  de  peinture  et  do  sculpture,  pour  ses 

gages  du  deuxième  quartier  1699 natt  10s 

20  décembre  : au  sr  Hdrand,  pour  menues  dépenses 
de  bois,  bougies  et  autres  choses  nécessaires  pour  l’Aca- 
démie d’architecture  pendant  1 699 . 1 oo11 

Somme  de  ce  chapitre  ....  7067^  8S  1 iJ 

ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  et  ARCHITECTURE  DE  ROME. 

4 janvier-g  aoust  : au  sr  Clerx,  pour  son  rembour- 
sement des  sommes  qu’il  a l'ait  remettre  à Rome  en 
quatre  lettres  de  change,  tirées  sur  le  sr  Stkiniîier  et 
payables  au  sr  de  la  Teulière,  pour  employer  aux  dé- 
penses de  lad.  académie  (4  p.) i353ott 

24  may  : au  sr  Houasse,  îooott  qui  luy  ont  été  ac- 
cordez par  le  Boy  pour  les  frais  du  voyage  qu’il  va  faire 
à Rome,  par  ordre  et  pour  le  service  de  S.  M. . iooott 
A Cornical,  élève  peintre,  iiottpour  sa  subsistance 
pendant  les  cinq  premiers  mois  1699,  à 22tt  par  mois, 
et  1 io«  pour  luy  donner  moyen  d’aller  éludier  à lad. 
académie  royalle  de  Rome » 220^ 

13  janvier  1700  : au  s1'  Desjardins,  contrôleur  à 
Marly,  pour  son  remboursement  de  pareille  somme  tirée 
sur  luy  par  le  sr  Gosset,  de  Rome,  en  une  lettre  de 
change  payable  cà  veue  à Paris  au  sr  Terrasson  , correspon- 
dant. dud.  Gosset,  qui  a fourni  celle  de  4ooott,  suivant 
nos  ordres , au  sr  Houasse  pour  estre  par  luy  employée  aux 
dépenses  de  lad.  académie,  y compris  le  change  à rai- 


son de  17  1/2  pour  cent 4700^ 

Somme  de  ce  chapitre ig45ott 


LOYERS  DE  MAISONS. 

4 janvier  1 699 - 24  janvier  1700  : à Jean  Holvrd, 
laboureur  à Trappes,  pour  le  loyer  de  la  maison  dont  il 
est  locataire,  apartenante  à M.  de  Binenville,  occupée 

par  le  sr  Parisot  (3p.) 1 1 5tt 

Au  sr  Moreau,  pour  le  loyer  de  son  logement  à Ver- 
sailles pendant  1 698 ioott 

A Louis  Baccvrv,  dit  Diligent,  soldat  invalide  employé 
à Marly,  pour  le  loyer  d’une  chambre  qu’il  a occupée 

dans  led.  village  en  1698 4ott 

A Jean  Derociie,  garçon  fontainier  de  Saint- Ger- 
main , pour  le  loyer  d’une  chambre  occupée  dans  le  vil- 
lage  4o« 

A Joseph  Loiseleur,  garçon  fontainier  à Marly,  pour 

idem [\  ott 

A Lienarb  Mimpon,  dit  Laroche,  autre,  pour  idem. 

4 o+t 

18  janvier  : à Jean  Hémont,  fermier  de  la  ferme  de 
Bougival,  pour  le  loyer  du  moulin  dud.  Bougival  occupé 
pour  i’alésement  des  corps  de  pompe  de  la  Machine 

pendant  1697  et  1698 4 ott 

8 février  : à Louis  Delalande,  jardinier  de  l’oran- 
gerie de  Saint-Germain , pour  le  loyer  d’une  maison  qu’il 

a occupée  à Saint-Germain  pendant  1698 i5ott 

A Pierre  et  François  Coustilliez,  jardiniers  du  Val, 
pour  le  loyer  de  la  maison  qu’ils  ont  occupée  dans  le 
village  de  Carrière-sous-bois  pendant  l’année  1G98  . . . 

20ott 

A la  veuve  Bellier,  pour  le  loyer  de  la  maison  qu’elle 
a occupée  à Saint-Germain  à cause  de  l’entretien  qu’elle 

a du  parterre  en  gason,  pendant  1698 îoott 

22  février  1699-24  janvier  1700  : à Bourg,  Suisse 
de  la  3me  porte  qui  a esté  faite  à Conflans  Sainte-Hono- 
rine pour  la  comodilé  des  habilans  dud.  lieu,  pour  le 
loyer  de  son  logement  pendant  l’année  dernière  1698  et 

1 699  (2  p.) g0tt 

8 mars  : au  s1  Lescuyer,  dessinateur  à Marly,  pour  le 
loyer  de  son  logement  pendant  l’année  dernière.  îoott 
22  mars  : au  sr  Chevalier  Houel,  pour  le  loyer  de 
deux  maisons,  sçizes  à la  Halle-Barbier,  qui  luy  appar- 
tiennent, occupées  par  les  Mousquetaires 36ott 

29  mars-  17  may  : aux  héritiers  de  la  dame  Cornuel, 
pour  le  loyer  de  neuf  maisons  qui  leur  apartiennent, 
sçizes  à la  Halle-Barbier,  occupées  par  les  Mousquetaires 

pendant  1698  (2  p.) iGeott 

Au  s1'  Le  Goux,  employé  à Saclay,  pour  le  loyer  de 
son  logement  pendant  l’année  1698 iooH 
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5 avril  : au  s'  Marchand,  pour  le  loyer  de  son  loge- 
ment pendant  les  trois  premiers  mois  1699 5ott 

12  avril  : à Pierre  Varocquier.  pour  le  loyer  d’un 
petit  magasin  où  sont  les  bois  apartenans  au  Roy  pour 
le  rétablissement  des  ponts  de  la  forest  de  Compiègne . . 

i5« 

17  may-9  aoust  : aux  héritiers  de  la  dame  d’Astric, 
pour  le  loyer  de  deux  maisons  qui  leur  apartiennent, 

sçizes  à la  Halle-Barbier  (2  p.) ioooH 

Aux  héritiers  de  la  veuve  Perrier,  pour  le  loyer  de 

deux  maisons  idem  (2  p.) iooott 

A la  veuve  Massonnet,  pour  le  loyer  de  deux  maisons 

idem  (2  p.) • 72°tt 

A la  veuve  Roger  , pour  le  loyer  de  deux  maisons 

idem  (2p.) 79°tt 

26  juillet  : à Claude  Langlois,  dit  Lespérance,  sol- 
dat invalide  à Marly,  pour  le  loyer  de  la  chambre  qu’il 

a occupée  pendant  l’année  1699 Aott 

2 aoust  : au  s‘  de  Poutrincourt,  pour  six  mois  des 
loyers  de  sa  maison,  écurie  et  manège  occupez  par  les 
officiers  de  la  grande  écurie  du  Roy,  à Paris.  . . 3o5ott 

6 décembre  : à Martin,  garde  au  Perray,  pour  son 

logement  pendant  1699 

3i  décembre  : au  sr  Moreau,  inspecteur  au  château, 

pour  idem ioo*t 

Au  sr  Joanneau,  inspecteur  à la  chapelle  idem.  îoott 
Au  s1  Le  Goux,  inspecteur  à Trappes,  pour  le  loyer 

de  son  logement  pendant  1699 ioott 

Somme  de  ce  chapitre io35oM 

CHÂTEAU  DE  MONCEAUX. 

A janvier  : à Pierre  Lavaux,  dit  La  Marche,  char- 
pentier, pour  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a fait  au 

château  en  1 698 1 37^  iAs4d 

A Nicolas  Gavelle,  serrurier,  pour  le  rétablissement 

de  deux  ponts-levis  dud.  château. 12^8’ 

A janvier- 20  septembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
ferrures  dud.  château  pendant  les  six  derniers  mois  1 698 

et  les  six  premiers  1699  (2  p.) 1 20tt 

A Simon  Bega  et  la  veuve  et  héritiers  Claude  Düval, 
couvreurs,  pour  l’entretien  des  couvertures  pendant  le 

même  temps  (q  p.) 35ott 

20  septembre  : à Henri  Dudin,  maçon,  sur  les  ou- 
vrages qu’il  fait  aux  murs  du  parc  du  château  de  Mon- 
ceaux  200^ 

Somme  de  ce  chapitre 820**  23  A'1 


JARDIN  DU  ROY  A TOULON. 

3i  may  : à Guillaume  Le  Roï,  maître  jardinier  à 
Toulon,  pour  ce  qu’il  a payé  pour  les  réparations  du 
bâtiment  du  susd.  jardin  pendant  1698  et  1699..  - • ■ • 
îAfitt  101 

A 

FONDS  LIBELLEZ. 

A janvier  : à M.  l’archevesque  de  Rouen,  pour  une 
année,  écheue  le  3o  décembre  1698,  du  loyer  de  deux 
maisons  sçizes  rue  Vivien  à Paris,  à luy  apartenantes, 
occupées  par  la  bibliothèque  de  Sa  Majesté.  . . . 5ooott 
A M.  Mansart,  1 i5oott,  sçavoir  : ioooott  en  considé- 
ration de  l’inspection  générale  que  le  Roy  luy  a donnée 
sur  ses  bâtimens  pendant  1 698 , et  1 5oott  pour  les  apoin- 
temens  de  son  commis  pendant  le  même  temps.  n5oott 
Au  sr  de  Ville,  sçavoir  : fiooott  par  gratification,  en 
considération  du  soin  qu’il  a pris  de  la  Machine  de  la 
rivière  de  Seyne  pendant  1698,  et  6ooott  de  pension 
extraordinaire  que  S.  M.  luy  a accordée  pendant  la 

même  année 12000^ 

Au  sr  Le  Nostre,  par  gratification,  en  considération 
du  service  qu’il  a rendu  dans  les  Bâtimens  pendant  1698. 

3ooott 

A Cuatillon , jardinier  de  l’orangerie  du  château  de 
Fontainebleau,  par  gratification , en  considération  du  soin 
qu’il  a eu  des  orangers  de  S.  M.  pendant  1698.  . . . 

Aoott 

A Jean  Massagati  et  Palmarin  Palmarini,  anciens 
gondolliers  vénitiens,  par  gratification,  en  considération 
des  services  qu’ils  ont  rendu  sur  le  canal  de  Versailles 

pendant  1698 800^ 

Au  sr  SouLAiGRE , concierge  du  château  vieux  de  Saint- 
Germain-en-Laye,  pour  son  remboursement  des  dépenses 
qu’il  a fait  pour  faire  nettoyer  les  apartements  et  cours 

dud.  château  pendant  l’année  1698 Aoott 

Au  sr  Prieur,  curé  de  Croissy-la-Gai  enne , prez  Saint- 
Germain-en-Laye , pour  son  indemnité  pendant  1698  de 
la  nonjouissance  des  dixmes  sur  les  terres  acquises  au 

nom  du  Roy  dans  lad.  parroisse 870^ 

A la  veuve  du  sr  Jourdan,  inspecteur,  3oo*t  pour  la 
pension  que  le  Roy  luy  a accordée  pendant  l’année  der  - 
nière 1698,  en  considération  des  longs  services  que  led. 

delï'unt  a rendus  en  celte  qualité 3oott 

Au  sr  Orceau,  Conseiller  secrétaire  du  Roy,  pour  son 
remboursement  tant  du  fonds  que  de  la  nonjouissance 
des  grosses  dixmes  qu’il  avait  droit  de  prendre  sur  200 
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arpens  de  terre  labourable  qui  sont  enfermez  dans  le 

parc  de  Meudon 1 7 2 qtt  1 1 s 

Aux  Religieux  Pénitens  du  troisième  ordre  de  Saint- 
François.  établis  à Meulan,  1177'+  ns  pour  leur  rem- 
boursement du  fonds,  indemnité  et  nonjouissance  d’une 
petite  maison,  cour  et  jardin  à eux  apartenans,  que  le 
Roy  a fait  démolir  et  couvrir  de  terre  toute  la  place  pour 
eslargir  le  chemin  de  Pontoise , afin  de  rendre  l’entrée  du 

couvent  des  Annonciades  de  Meulan  plus  aisé 

1177^  ias 

a5  janvier  : au  sr  Morlet,  par  gratification,  en  consi- 
dération du  soin  qu’il  a pris  des  plants  d’arbres  des  jar- 
dins et  avenues  des  maisons  royales  pendant  l’année 

1698 2000^ 

Au  sr  Ralcox  fils,  par  gratification  pendant  l’année 
dernière  1(598,  en  considération  des  services  que.  feu  son 
père  a rendu  dans  les  plans  d’arbres  des  jardins  et  ave- 
nues des  Maisons  Royales ioooti 

Au  sr  curé  de  Marly,  68 56,  sçavoir  : 2 1 ott  pour  la 
nonjouissance,  pendant  l’année  dernière  1698,  de  75  ar- 
pens de  pré  compris  dans  le  fonds  de  Marly,  et  4 7 4t+  53 
pour  la  nonjouissance,  pendant  lad.  année,  de  la  dixme 
des  terres  labourables  de  lad.  cure  que  le  Roy  a fait 
planter  en  bois,  y compris  la  dixme  du  troupeau  du 

Trou  d’Enfer 684+t  5S 

9 février  : aux  principal , procureur  et  boursiers  du 
collège  de  Cambrav,  pour  le  dédomagement,  pendant 
l’année  dernière  1698,  de  leurs  bâtimens  qui  ont  esté 
démolis  par  ordre  de  S.  M.  pour  la  construction  du  Col- 
lège de  France 11 8ott 

28  février  : à Nicolas  Angrou,  dit  Poulet,  ancien  fon- 
tainier  de  Choisy,  200^  que  le  Roy  lui  a accordé  par 

gratification  pendant  l’année  dernière  1698 eooH 

1 2 may  : aux  piastres  de  la  Mission  de  Fontainebleau, 
pour  leur  subsistance  pendant  les  six  premiers  mois  1 699 

3oooH 

28  février  : à Nicolas  Rameau,  valet  de  pied  du  Roy, 
pour  son  remboursement  tant  du  fonds  que  de  la  non- 
jouissance  pendant  36  années  de  soixante-six  perches  de 
terre  en  une  pièce  sçize  au  chantier  de  la  ruelle  de  la 
grange,  occupée  par  l’avenue  que  le  Roy  a fait  planter 
en  1662,  depuis  la  porte  de  la  ménagerie  du  parc  de 

Vineennes  jusqu’à  Picpus 554tt  8S 

i5  mars  : au  sr  d’Estrechy,  pour  l’indemniser  des  dé- 
penses qu’il  a esté  obligé  de  faire  dans  la  maison  qu'il 
occupoit  à Fontainebleau,  apartenante  au  Roy.,  iboott 

Au  s1  Moreau,  cy-devant  inspecteur  dans  le  petit  parc 
de  Versailles,  3oott  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a ac- 
cordée en  considération  des  longs  services  qu’il  a rendus 


en  celte  qualité,  et  qu’il  n’est  plus  en  état  de  continuer 

à cause  de  son  infirmité.  3oott 

12  may  : à Mme  la  duchesse  de  Verneuil,  3a68àtt 
18“  6d,  sçavoir  : 2968^  183  6'1  pour,  avec  685tt  65  qui 
lui  ont  esté  payez,  faire  le  parfait  remboursement  de 
3o370tt  à3  6d  à quoy  monte  le  prix  principal  tant  du 
fonds  que  de  la  nonjouissance  des  bois  taillis  et  autres 
héritages  à elle  apartenans,  dépendans  de  sa  seigneurie 
de  l’Etang,  que  le  Roy  a fait  enfermer  dans  son  grand 
parc  de  Marly,  et  3ooott  qui  luy  ont  esté  accordez  par 

S.  M.  par  gratification 32684tt  i8s  6d 

17  may  : à M.  de  Mohmort,  intendant  des  gallères, 
pour  son  remboursement  du  prix  principal  et  des  inte- 
rests, pendant  1 à années,  des  lots  et  ventes,  indemnité 
d’iceux  et  autres  droits  seigneuriaux  qui  luy  sont  dus  à 
cause  de  cent  arpens  quarante  et  une  perches  de  terres 
occupées  par  l’étang  du  Menil  Saint-Denis  et  par  l’aqueduc 
de  Cognière,  qui  ont  esté  remboursez  à divers  particu- 
liers, lesquels  se  sont  trouvez  censue  s audit  sr  de  Mon- 
mort  à cause  de  sa  terre  et  seigneurie  du  Menil  Saint- 

Denis 

A M.  de  Bartillat,  pour  son  remboursement  du  prix 
principal  et  nonjouissances,  pendant  là  années,  des 
terres,  prez,  bois  et  autres  héritages  à luy  apartenans, 
occupez  par  les  travaux  de  S.  M.  dans  la  plaine  de  Saclay. 

1 à8o9tt  13  6d 

ux  officiers  de  Fontainebleau  cy  après  nommez,  pur 
gratification,  en  considération  du  bon  état  de  leurs  entre- 
tiens pendant  1 698. 

Sçavoir  : 

A de  Bray,  ayant  l’entretien  de  la  moitié  du  grand 


parterre 3oott 

A Gaspard  Guinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre 

moitié . 3ootf 

A Vahin,  ayant  celui  des  arbres  fruitiers 200tt 

A luy,  en  considération  de  l’augmentation  de  son  en- 
tretien.   . . . . . 1 2 ott 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  celuy  du  jardin  de  l’Etang 

1 5ott 

A Nivelon,  ayant  celuy  du  jardin  du  Mail.  . . . ioot( 

A Voltigeast,  ayant  celuy  des  batteaux i5of1 

A Couturier,  ayant  celuy  des  fontaines. 200*+ 

A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albrel.  . . 

i5o« 

A Thierry,  concierge  de  la  Ménagerie 6o't 

A Dernaux,  idem  de  la  cour  du  Cheval  blanc.  . 10011 


A Toulet,  idem  de  la  Surintendance  des  finances.  . . 

200^ 
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A la  veuve  Lasille,  concierge  de  la  Surintendance 

des  bâtimens 200++ 

A Louis  Desbouts,  ayant  l’entretien  de  la  plus  grande 

partie  du  parc /ioo++ 

A Pion,  ayant  la  nouriture  des  cignes  et  carpes  du 
canal  et  des  étangs ioo++ 

Total. 2730++ 

18  may  : à Antoine  Rivet,  menuisier,  tant  par  gra- 
tification que  pour  aucunement  le  dédommager  de  la 
perte  qu’il  a fait  sur  les  voitures  de  la  menuiserie  de 

Maintenon i5oo++ 

Au  sr  Roulet,  graveur,  par  gratification  (une  fois 
payée)  pour  avoir  fait  la  gravure  du  portrait  du  lloy..  . 

5oo++ 

27  inay  : à divers  particuliers,  pour  les  dédoma- 
gemens  et  nonjouissances  des  terres,  çhateignerayes , 
friches  et  aulres  héritages  à eux  apartenans,  occupez  par 
le  camp  du  régiment  du  Roy  marqué  prez  de  Réchevet, 

paroisse  de  Lucienne,  pendant  la  présente  année 

: . a5i 5++  1 7* 

A d’autres  particuliers,  pour  leur  payement  des  arbres 
que  le  Roy  a ordonné  estre  abatus  pour  la  commodité  du 

camp  de  son  régiment 635++ 

3i  may  : à M.  de  Rieux  et  à la  dame  son  épouse, 
9529++  i/is  6d  pour  leur  remboursement  du  prix  principal 
et  intérest,  pendant  1/1  années,  des  lots  et  ventes  et  in- 
demnité d’iceux , qui  leur  sont  dûs  à cause  de  171  ar- 
pens  80^  perches  de  terres  occupées  par  les  étangs  du 
petit  Port-Royal  et  du  Perray,  et  par  les  rigolles  et 
aqueducs  qui  y conduisent  les  eaux,  qui  ont  esté  rem- 
boursées à divers  particuliers,  lesquels  se  sont  trouvez 
censuels  auxd.  sr  et  dame  de  Rieux  , à cause  des  seigneu- 
ries du  Fargis  et  du  Perray  qui  leur  aparliennent. . . . « 

9629++  i4s  6d 

7 juin  : à M.  Destanciiau,  pour  son  remboursement 
du  prix  principal  et  nonjouissance , pendant  10  aimées 
10  mois  26  jours,  d’une  portion  de  place  à luy  aparte- 
nanle  à Versailles,  qui  a esté  prise  par  ordre  du  Roy 
pour  agrandir  l’emplacement  des  grandes  écuries,  con- 
tenant en  superficie  106  toises  1/2  6 pieds,  à 20++ 
la  toise,  et  à raison  de  12  5++  par  an  pour  les  nonjouis- 

sancesi 3/196*+  ios  8d 

12  juillet  : au  sr  Marigner,  par  gratification  ordi- 
naire qui  luy  a esté  accordée  par  S.  M.  en  considération 
du  travail  extraordinaire  qu’il  a fait  pour  la  vérification 
et  le  payement  des  vieilles  debtes  des  bâtimens  du 
Roy 3ooo++ 


A Antoine  Loiselet,  paralitique,  par  gratification  or- 
dinaire, en  considération  de  ce  qu’il  a accordé  le  caril- 
lon de  la  Samaritaine  et  les  cloches  de  la  paroisse  de 

Versailles /ioo++ 

27  juillet  : à divers  particuliers,  pour  le  rembourse- 
ment des  maisons  à eux  apartenans,  sçituées  prez  le 
I nouvel  abreuvoir  de  Marly,  qui  ont  esté  démolies  par 
| ordre  du  Roy  pour  estre  rebâties  à leurs  dépens  en  face 
de  la  porte  du  parc  qui  conduit  à Lucienne.  . . . A6o3++ 
A d’autres  particuliers,  pour  leur  remboursement 
tant  du  fonds  principal  que  de  la  nonjouissance,  pendant 
deux  années,  des  terres,  prez,  vignes,  châteignerayes  et 
autres  héritages  à eux  apartenans,  sçituez  sur  la  par- 
roisse  de  Marly,  lesquels  sont  occupez  par  les  travaux 
que  le  Roy  a fait  faire  pour  la  construction  du  nouvel 
abreuvoir  de  Marly,  la  demie  lune  et  les  trois  avenues 

qui  sont  prez  led.  abreuvoir 3oi/i2++ 

2 aoust  : au  s1'  Petit,  cy-devant  controleur  à Fontaine- 
bleau, pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée  pen- 
dant l’année  escheue  au  mois  d’octobre  1698.  . . i5oo++ 
26  octobre  : au  sr  Fontenay,  peintre,  par  gratification, 
en  considération  des  peintures  de  fleurs  qu’il  a fait  à 

Marly.... /ioo*+ 

10  novembre:  au  sr  Desjardins,  contrôleur  à Marly, 
pour  ce  qui  luy  a esté  accordé  par  S.  M.  pour  dépenses 
extraordinaires  et  trois  voyages  qu’il  a fait  à Maintenon. 

22  65++ 

2 décembre  : à la  veuve  du  sr  Manessier  , trésorier 
général  des  Bâtimens,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a 
accordée  et  à ses  filles  pendant  la  présente  année  pour 

leur  donner  moyen  de  subsister 600++ 

6 décembre  : au  sr  Lefebvre  père,  tapissier  aux  Go- 
belins,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée  pen- 
dant la  présente  année 5oo++ 

A Dominico  Cucci,  ébéniste  et  fondeur,  pour  la  pen- 
sion que  le  Roy  luy  a accordée  pendant  la  présente  année 

3oo++ 

12  décembre:  aux  héritiers  et  créanciers  du  s1'  Mi- 
gnard, premier  peintre  du  Roy,  pour  le  payement  des 
apointemens  dud.  deffunt  en  lad.  qualité  pendant  les 
cinq  premiers  mois  de  l’année  169/1,  à raison  de  8800++ 

par  an 3666++  i3s  kd 

3o  décembre  : au  sr  Desgodets,  architecte,  pour  ses 

apointemens  pendant  la  présente  année 2000++ 

Au  sr  Bailly,  ayant  la  garde  des  tableaux  du  Roy, 

I pour  ses  apointemens  pendant  la  présente  année.... 

i5oo++ 

Aux  prestres  de  la  Mission  de  Fontainebleau,  pour 
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leur  subsistance  et  entretenements  pendant  les  six  der- 
niers mois  de  la  présente  année  1699 3ooott 

Somme  de  ce  chapitre 178544++  1 4“ 

JARDINS  ET  PÉPINIÈRES 

DES  MAISONS  ROYALLES. 

ARBUSTES  ET  FLEURS. 

18  janvier  : à Germain  Chedeville,  parfait  payement 
de  83att  à quoy  montent  les  arbres  fruitiers  qu’il  a 
fourni  pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles.  . . . i32tt 
a5  septembre-25  octobre  : à Vernier,  pour  les  oi- 
gnons de  fleurs  qu’il  a fourni  pour  lesd.  jardins  (3  p.). 

7^9^  i5“ 

18  janvier  : à la  veuve  Descruchets,  parfait  payement 
de  688++  à quoy  montent  les  arbres  à Heurs  qu’elle  a 

fourni  pour  lesd.  jardins 1 38*+ 

4 janvier-i5  février  : à Beslard,  parfait  payement  de 
1612*+  pour  322.5  maronniers  d’Inde  qu’il  a fourni  pour 
lesd.  jardins,  à raison  de  ios  chacun  (4p.)...  101  2++ 
22  novembre  1699-17  janvier  1700  : à luy,  pour 

les  maronniers  qu’il  a fourni  (4p.) 35i 8++ 

i5  mars  : à Philippe  Dufour,  pour  les  plantes  vi- 

vasse  qu’il  a fourni  pour  lesd.  jardins 1 86++  4* 

29  mars-10  may  : à Laforest,  pour  les  plantes  vi~ 
vasse  fournies  pour  lesd.  jardins  (4  p.)..  1073*+ 1 5*  2d 
6 décembre  : à Dadolle  , marchand  épicier,  pour 
oignons  de  fleurs  de  Provence  qu’il  a fourni  pour  lesd. 

jardins 4 4 i+t 

20  avril  : à Jean  Cloud,  pour  90  géroflées  doubles 
qu’il  a fourni  pour  lesd.  jardins,  à 3o“  chacune..  1 3 5++ 
A Michel  Baudins,  pour  5oo  géroflées,  dont  4oo  à 

18'  pièce  et  100  à 20’ 46ott 

A Antoine  Adam,  pour  3oo  idem,  dont  170  à 3o“  et 

i3o  à 25! 4 1 7++  io® 

10  may  : à Philippe  Cloud,  pour  91  géroflées  à 26’ 

et  198  à raison  de  20* 3 1 1 *+  1 5 * 

A René  Cliquet,  pour  88  géroflées  à 22“  et  79  à 20“ 

288*+  5S 

22  novembre  : à Douanet,  pour  oignons  de  fleurs  et 
chèvrefeuils  qu’il  a fourni  pour  lesd.  jardins.  2 60++  i6s 
4 janvier-26  avril  : à Germain  Paris,  jardinier,  pour 
la  charmille  qu’il  a levée  en  motte  dans  les  pépinières 
de  Versailles  et  qu’il  a voiturée  dans  les  jardins  de 

Marly  et  de  Mendon  (9p.) 3 1 o8tt 

8 novembre- 6 décembre  : à luy,  pour  788  milliers 
de  charmille  qu’il  a levez  dans  la  forest  de  Montargis 
pour  planter  en  pépinière  (3  p.) 1280^ 

comptes  des  bâtiments.  — iv. 


| 8 novembre-20  décembre  : à Saint-Quentin,  terras- 

sier,  à compte  des  spées  de  chene  qu’il  lève  en  motte, 
qu’il  voiture  et  qu’il  plante-  dans  le  jardin  de  Marly 

(4  p.) 3iooi+ 

{ 4 janvier- 1e1'  février  : à Dolot,  jardinier,  pour  la 

charmille  qu’il  a levée  dans  la  forest  de  Montargis  et  de 
! Saint-Léger  pour  mettre  en  pépinière  (3  p.).  . . 942** 
1 5 février  : à luy,  parfait  payement  de  882++  105  à 
quoy  monte  la  grande  charmille  qu’il  a levée  en  motte 
dans  le  parc  de  Chaville  et  qu’il  a voiturée  dans  les  jar- 
dins de  Meudon 28 2^  ios 

1er  mars  : à luy,  pour  avoir  levé  en  motte  i5  gros 
ormes,  les  avoir  voituré  aux  jardins  de  Versailles  et 
Trianon  et  4 au  jardin  de  Meudon,  y compris  la  grande 
charmille  qui  a esté  levée  et  voiturée  en  motte  dans  le 
jardin  de  Mme  la  princesse  de  Gonty  et  celui  du  Cheny. . 

2 8 7++  t6“ 

i5  mars-25  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  de  la 
fermeture  d’échalats  dos  1 0 remises  à gibier  du  grand 
parc  de  Versailles  et  de  la  pépinière  du  merisier  (2  p.). 

3e5tt 

29  mars-16  aoust  : à luy,  pour  avoir  voilure  dans  les 
pépinières  proche  la  porte  Saint-Antoine,  à Versailles, 

les  boues  des  rues  de  Versailles  (3p.) 736+t 

26  avril  ; à luy,  pour  le  buys  nain  qu’il  a fourni 
pour  les  jardins  de  Versailles,  Trianon,  la  Chancellerie 

et  Meudon 2 85^14’ 

8 novembre  1699  - 1 7 janvier  1700  : à luy,  pour  la 
grande  charmille  qu’il  a levée  en  motte  dans  le  parc  de 
Versailles  et  qu’il  a voiturée  dans  le  jardin  de  Marly 

(5  p.) 9684++ 11’ 

18  janvier-i5  février  : à Jacques  Gobet,  parfait 
payement  de  g84tt  16*  pour  le  plant  d’aune  de  bour- 
sault  et  de  buis  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  des 

Maisons  Royalles  (3  p.) 734++  16' 

20  décembre  : à Ciioulny,  pour  2i5o  bottes  de  buis 
qu’il  a fourni  pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles .... 

672^  1 os 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 3o567tt  1 7*  2'1 

LABOURS,  TERRASSES  ET  FUMIERS, 

4 janvier-24  may  : à Jardinet,  parfait  payement  de 
577*13“  6d  à quoy  montent  les  terres  d’égout  qu’il  a 
portées  dans  les  carrez  de  la  pépinière  du  Roulle  (9p.) 

447++  3 s 6d 

7 juin-6  décembre  : à luy,  pour  idem  (7  p.).  488++  4‘ 
24  may  : à luy,  par  gratification,  pour  avoir  conduit 

des  arbres  verds  de  Paris  à Fontainebleau 20** 

2-16  aoust  : à de  Bray,  jardinier,  à compte  du  Ira- 

3a 
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vaii  qu’il  fait  pour  raprocher  2000  toises  de  palissade 

dans  le  jardin  de  Voisins  (2  p.) 3oott 

A janvier-24  mai  : à Remy  Janson,  jardinier,  parfait 
payement  de  3oi5*t  8S  pour  les  arbres  et  charmille  qu’il 
a levez  en  motte  dans  les  pépinières  et  ceux  qu’il  a 
plantez  dans  les  parcs  de  Versailles,  Meudon  et  Cha- 
ville  (10  p.) . . 28i5tt8s 

1 2 avril  : à luy,  pour  avoir  levé  en  molle  1 5o  piscéas 

et  les  avoir  voilurez  dans  le  parc  de  Meudon  et  plantez 
dans  le  parc  de  Chaville 270** 

7 juin-2  aoust  : à luy,  pour  le  premier  labour  qu’il  a 
fait  aux  arbres  des  avenues  des  parcs  de  Versailles, 
Meudon,  Chaville,  Vincennes,  allées  du  palais  des  Tliuil- 

leries,  et  aux  pépinières  de  Versailles  (A  p.) 

• 1 o37tf  7 5 9<l 

i6-3o  aoust  : à luy,  pour  le  2e  labour  (a  p.).  7 a 3t+  1 * 
27  septembre-20  octobre  : à luy,  pour  le  3e  labour 

(3  p.) Ag5tt  1 A5  5d 

22  novembre-20  décembre  : à luy,  sur  le  travail  qu’il 
fait  pour  remplacer  les  arbres  morts  dans  lesd.  avenues 
(3  p.) . . . . . 23oott 

2 aoust- 1 3 septembre  : à Avare,  pour  A 2 toises  cube 

du  grand  fumier  qu’il  a fourni  à la  pépinière  du  Roulle 
(2  p.  ) 336*1 

29  mars- 2 aoust  : aux  nommez  Gertin  et  Picard, 
à compte  des  boues  de  rue  de  Versailles  qu’il  voiture 

proche  les  pépinières  de  Versailles  (3  p.) 35o** 

A janvier-icr  février  : à Girard,  parfait  payement  de 
60 3*+  i5!  à quoi  montent  les  gravois  qu’ils  ont  fait  voi- 

turer  dans  le  Cours-la-Reyne  (2  p.) 1 53*1  1 5’ 

Somme  de  ce  chapitre 9636**  i5s  8d 

MANNEQUINS. 

29  mars-6  décembre:  au  nommé  Cordelette,  van- 
nier, pour  les  mannequins  qu’il  fournit  à la  pépinière 

du  Roulle  (5  p.) i29AM  i5s 

ier  février-6  décembre  : au  nommé  Hendrecy,  van- 
nier, pour  les  mannes  d’osier  qu’il  a fourni  à la  pépi- 
nière du  Roulle  en  1G98-1699  (3  p.) 007**  ios 

18  janvier  : à Malherbe,  vannier,  parfait  payement 
de  699*+  5S  à quov  montent  les  mannes  d’osier  qu’il  a 
fourni  pour  les  jardins  et  pépinières  du  Roy  en  1698.  . 

239tt  5S 

1 2 avril-6  décembre  : à luy,  pour  les  mannes  d’osier 
qu’il  a fourni  pendant  la  présente  année  1699  (6  p.).  . 

1 1 a 9++  to5 

Somme  de  ce  chapitre 3171** 


cignes. 

i8janvier-i6  aoust:  à Pierre  Cociiois , garde  cignes, 
pour  ses  apointements  des  6 derniers  mois  1698  et  des 
3 premiers  1699,  et  37tt  ios  Par  gratification  (2  p. ).  . 

3 1 0**  103 

A janvier  : à Henry  Le  Vanneur,  autre,  pour  avoir 
éjointé  27  jeunes  cignes  sur  les  rivières  de  Seyne, 
d’Eure,  d’Oyseet  d’Àndelle,  depuis  Saint-Cloud  jusqu’au 


pont  Saint-Pierre,  en  1698 67*+  2 3 

16  aoust  : à luy,  par  gratification  des  3 premiers 

mois  1699,  à i5ott  par  an.. 37ttios 

Somme  de  ce  chapitre A 1 5**  as 


ouvriers  de  la  pépinière  du  roule. 

A janvier-20  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  à lad.  pépinière  depuis  le  10  dé- 
cembre 1698  jusqu’au  i5  décembre  1699  (28  p.). . . . 

A8oitt  193 

A ceux  qui  ont  fourni  du  fumier  de  vache  à lad.  pépi- 
nière . 1 331*  1 o 3 

8 novembre  : à ceux  qui  ont  coupé  de  l’osier  pour 

lad.  pépinière 36tti5‘ 

Somme  de  ce  chapitre . A 9 7 2 +*  A * 

OUVRIERS  DES  PEPINIERES  ET  JARDINS  DES  MAISONS  ROÏALLES. 

A janvier-20  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  veillé  à 
la  conservation  des  plants  d’arbres  dos  avenues,  pépi- 
nières et  parcs  de  Versailles,  depuis  le  1 5 décembre  1 698 

jusqu’au  19  décembre  1699  (26  p.) 1298**  103 

A janvicr-ier  mars  : à ceux  qui  ont  travaillé  à élaguer 
les  arbres  des  avenues  du  petit  parc  de  Versailles  (5p.) 

2 3 7 A*t  i5s  id 

1 5 février  : à ceux  qui  ont  fourni  et  voituré  du  fumier 
de  vache,  terreau  et  autres  choses  nécessaires  pour  l’en- 
tretien du  jardin  de  Vincennes 8 7**  ios 

ier  mars-6  décembre  : à ceux  qui  ont  levé  et  voi- 
turé de  la  charmille  du  jardin  de  Guiancourt  à Trianon 
et  en  divers  endroits  des  parcs  de  Versailles,  ébour- 
geonné  de  grands  ormes  dans  les  remises  à gibier,  coupé 
les  branches  rompues  par  les  vents  et  autres  ouvrages 

( 1 0 p.) ; 88itt  1 A3  8d 

10-29  mars  : à ceux  qui  ont  travaillé  à lever  des 

billes  d’ormes  pour  planter  en  pépinière  (2  p.) 

A8itt  A3  2d 

29  mars-20  décembre  : à ceux  qui  ont  voituré  des 
arbres  verds  et  plantes  vivasses  dans  les  jardins  des 

Maisons  Royalles  ( A p.) A253H 

2A  may-5  juillet  : à ceux  qui  ont  redressé  les  arbres 
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dans  ies  avenues  du  parc  et  saclé  la  graine  d’ormille 

(4  p.) 198**  i3“8d 

16  aoust-i3  septembre  : à ceux  qui  ont  marqué  les 
radiées  de  charmille  et  pluché  les  radiées  de  bois  blanc 
dans  les  carrez  des  bois  du  parc  de  Versailles  (3  p.).  . . 

i4ott  5‘ 

aa  novembre-ao  décembre  : à ceux  qui  ont  levé  la 
charmille  dans  les  bosquets  du  grand  parc  de  Versailles 


et  recomblé  les  trous 554^  1 6S  f>a 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 10270^*  q5  id 


PÉPINIÈRE  DU  ROULE. 

MAÇONNERIE. 

1 o may  : à Robert  Aumont,  maçon , parfait  payement 

de  /i  7 3++  6S  3d  pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a 
fait  à la  pépinière  du  Roule  en  1698 i43tt63  3d 

CHARPENTERIE  ET  C1IARONNAGE. 

7 juin  : à Colugnon  , charon,  pour  ouvrages  de  cha- 
ronnage  aux  hrouëlles  et  tombereaux  de  la  pépinière  du 
Roy  au  Roulle  en  1698  et  1699 a8tt5s 

MENUISERIE. 

t8  janvier-12  avril  : à Jacques  Portrait,  menuisier, 
pour  les  caisses  qu’il  a fait  pour  l’orangerie  des  Tliuil- 
leries  et  autres  ouvrages  (3p.) 19^1^  U 8d 

serrurerie. 

i5  février-5  juillet  : à Marc  Boüvrin,  serrurier,  pour 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  à la  pépinière  du 
Roy  en  1698  et  1699  (2  p.) 5gtt  19“ 

7 juin  : à Merlins,  maréchal,  pour  ouvrages  de  ser- 
rurerie qu’il  a fait  aux  brouëttes  et  tombereaux  de  la 
pépinière  du  Roy  au  Roulle  en  1G98  et  1699.  i4tt  12* 
Somme  de  ce  chapitre 7 A++ 1 1 s 

DIVERSES  DÉPENSES. 

2 4 mars  : à Gauné,  maître  du  coche  d’Auxerre,  pour 
la  voiture  par  eau,  de  Paris  au  port  de  Valvin,  en  deux 
diverses  fois,  de  80  arbres  verds  et  100  caisses  pour 
l’orangerie  de  Fontainebleau io6tt 

3 juillet  : à luy,  pour  la  voiture,  du  port  Saint-Paul 
à celui  de  Valvin,  de  n4  arbres  verds  en  motte  dans 
des  manequins,  pour  les  jardins  dud.  Fontainebleau. . . . 
62*1  i4! 

2 4 mars  : à Dadolle,  épicier,  pour  les  oignons  de 


fleurs  de  Provence  qu’il  a fourni  à la  pépinière  du 


Roulle  en  1698 42  0^5* 

Somme  de  ce  chapitre..* 588tt  193 


SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

MAÇONNERIE. 

16  janvier- 17  juin  : à Jacques  Barbier,  maçon 
compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a fait  pour 
réparer  les  murs  de  clôture  de  la  forest  et  du  petit  parc 

de  Saint-Germain  (8  p.) ig5ott 

16  janvier-i3  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages 
et  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a fait  au  château  et 
autres  bâtimens  de  Saint-Germain  pendant  la  présente 

année  (i3p.) îoAoott  1 4S  64 

1 9 avril  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  rétablissement 
des"  cheminées  de  la  Surintendance  et  à l’hôtel  du  Mayne. 

3oott 

a5  janvier- 26  juillet  : à Denis  Anceau,  f'ontainier, 
pour  le  rétablissement  qu’il  a fait  d’une  faute  à une 
partie  des  aqueducs  de  Retz , où  il  s’est  fait  un  afaisse- 
ment,  et  avoir  curé  les  sables  de  partie  desd.  aqueducs 


(4  p.) 357tt  8* 

Somme  de  ce  chapitre 1 3oo8tt  2“  6d 


charpenterie. 

18  octobre -i3  décembre  : à Jean-Jacques  Aubert, 

charpentier,  à compte  des  ouvrages  de  charpenterie 
qu’il  fait  en  la  dépendance  du  château  de  Saint-Germain- 
en-Laye  (5p.) s3oo^ 

29  novembre  : à luy,  pour  les  poteaux  qu’il  a fourni 
pour  tendre  les  tapisseries  les  jours  de  la  Eeste-Dieu 
dernière 2 5ott 

Somme  de  ce  chapitre. 255oti 

couverture. 

i3  décembre:  à Simon  Deschamps,  couvreur,  à compte 
des  ouvrages  de  couverture  qu’il  fait  en  la  dépendance 
du  château  de  Saint-Germain-en-Laye 2O0tt 

MENUISERIE. 

19  avril-30  septembre  : à François  Milot,  menui- 

sier, sur  les  réparations  et  ouvrages  de  menuiserie  qu’il 
a fait  au  château  et  dépendances  de  Saint-Germain- en- 
Laye  pendant  la  présente  année  (5  p.) 900^ 

i5  novembre-i3  décembre:  à Michel  Dubois,  rae- 
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nuisicr,  à compte  des  ouvrages  et  réparations  de  menui- 
serie qu’il  a fait  aud.  Saint-Germain  (3  p.) 700++ 

Somme  de  ce  chapitre i6oo++ 

SERRURERIE. 

a3  aoust-16  décembre  : à Joseph  Rouillé,  sur  les 
ouvrages  et  réparations  de  serrurerie  qu’il  a fait  au 
château  de  Saint-Germain-en-Laye  et  dépendances  (â  p.) 
75o++ 

VITRERIE. 

16  janvier-i3  décembre  : à Claude  Cosset,  vitrier, 
pour  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a fait  au 
château  et  dépendances  de  Saint-Germain-en-Laye  depuis 
le  mois  de  décembre  1G98  jusqu’au  mois  de  novembre 
1699  (i5  p.) 1 589B gs  1 id 

peinture.  t 

18  octobre- 1 5 novembre  : à Louis  Poisson,  peintre, 
sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a fait  à l’apar- 
tement  de  la  reyne  d’Angleterre  au  château  de  Saint- 
Germain-en-Laye  (2p.) 260++ 

TAVÉ. 

9 aoust:  à Gilles  Dkziaux,  paveur,  pour  les  ouvrages 
et  réparations  de  pavé  qu’il  a fait  à Saint-Germain-en- 

Laye i5o++ 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

12  février  : à Pierre  Champagne  et  Noël  Lavenet, 
terrassiers,  pour  17  toises  cubes  de  glace  qu’ils  ont 
voiturées,  écrasées  et  empaillées  dans  une  des  glacières 

de  Saint-Germain-en-Laye 170+t 

5 avril  : à François  Laveciief,  dit  du  Parc,  jardinier 
du  château  neuf  de  Saint-Germain,  pour  les  bonnes 
terres  et  le  fumier  qu’il  a fait  transporter  dans  son  clos 
pour  y planter  des  arbres  fruitiers  et  autres  dépenses 
i55++  1 o3 

1 2 juillet  : à Pierre  et  Guillaume  Motte,  terrassiers, 
pour  deux  labours  qu’ils  ont  donné  aux  plants  du  bou- 
lingrin du  château  neuf  et  aux  ormes  du  petit  parc  de 
Saint-Germain 278^8" 

29  novembre  : à Pierre  La  Rivière  , jardinier,  pour 
86  milliers  de  petite  charmille  de  graine  qu’il  a arrachées 
dans  les  nouvelles  routes  du  petit  parc  de  Saint-Ger- 
main.   86++ 

3i  may-17  juin  : à Charles  Fontaine,  terrassier, 
pour  les  éboulis  qu'il  a relevez  aux  escarpemens  de  la 


forest  de  Saint-Germain,  entre  Carrière-sous-Poissy  et 


Conflans  (2  p.) i65++  12* 

26  juillet  : à luy,  pour  568  toises  courantes  des 

! aqueducs  de  Retz  qu’il  a curez 170++83 

Somme  de  ce  chapitre îoaô'+iB3 


DIVERSES  DÉPENSES. 

8 février-18  octobre  : à Nicolas  Branche,  pour  avoir 
espoudré,  lavé,  mis  en  couleur,  ciré  et  frotté  38  cham- 
bres, tant  en  parquet  qu’en  carreau,  à la  Surintendance 
et  à l’appartement  de  la  reyne  d’Angleterre  à Saint- 

Germain-en-Laye  (2  p.) u5++ 

8 mars-i5  novembre  : à François  Gautier,  vuidan- 
geur,  pour  la  vuidange  des  fosses  d’aysances  de  la  mai- 
son de  la  Religion  et  de  la  maison  joignant  le  jeu  de 

paume  de  Saint-Germain  (2p.) 118++  6S8J 

3 may-i3  décembre:  à Jean  Varisse,  ramonneur, 
pour  les  cheminées  qu’il  a ramonnées  en  la  dépendance 
de  Saint-Germain  pendant  la  présente  année  ( 2 p.).  . . 

12^++  1 8* 

12  juillet  : à Duchemin,  marchand  de  bois,  pour  un 
demi-cent  de  bottes  d’échalats  qu’il  a livrez  au  jardin 

du  Val 22+* 

A Jean  Gautier,  charbonnier,  pour  i5  muids  de 
charbon  qu’il  a livrez  au  magasin , à 3*+  1 o3  le  muid . . . 

52*+  1 o5 

1 8 octobre  : à Vincent  Monny,  pour  avoir  nettoyé  et 
transporté  les  boues  hors  de  l’abreuvoir  de  Saint-Ger- 

main-en-Laye 60++ 

A Jean  de  Roche,  pour  la  poix,  raisiné  et  autres 
choses  qu’il  a acheptées  et  livrées  au  magasin.  58++ 1 15 

Somme  de  ce  chapitre 55i++  5“  8'1 

ENTRETIENS  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

i5  mars-3i  décembre  : à Jean  de  Roche,  garçon 
plombier,  ayant  l’entretien  et  la  recherche  des  plombs 
sur  la  couverture  du  château  de  Saint-Germain-en-Laye 
et  autres  maisons  dépendantes  d’iceluy,  pour  led.  entre- 
tien pendant  le  dernier  quartier  1698  et  la  présente 

année  1699  (5  p.) 760++ 

29  mars  : à Louis  de  Lalande,  jardinier,  ayant  l’en- 
tretien de  l’orangerie  de  Saint-Germain,  pour  le  chauf- 
fage de  lad.  orangerie  pendant  l’hyver  dernier  . . 200++ 
3 may-3i  décembre  : à Simon  Deschamps,  couvreur, 
ayant  celuy  des  couvertures  des  châteaux  de  Saint-Ger- 
main-en-Laye  et  Marly,  pour  led.  entretien  pendant  les 
trois  derniers  quartiers  1698  et  la  présente  année  1699 

(k  p.) â5oi+t 

17  may  : à Jacques  Barbier,  maçon,  pour  l’entretien 
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qu’il  a fait  de  la  terrasse,  perrons,  murs  de  clôture  et 
loges  des  Suisses  des  châteaux  de  Saint-Germain-en- 
Laye  et  de  Marly,  pendant  les  trois  premiers  mois  de  la 


présente  année 45o++ 

Somme  de  ce  chapitre 5 9 5 1 +t 


JOURNEES  D’OUVRIERS  DU  CHATEAU  DE  SAINT- G ERMAIN. 

i6janvier-i3  décembre:  aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  à diverses  réparations  en  la 
dépendance  du  château  de  Saint-Germain-en-Laye , de- 
puis le  i5  décembre  1698  jusqu’au  12  décembre  1699 
(26  p.) 1 925++  1 is 

MARLY. 

MAÇONNERIE. 

22  février  1699-28  février  1700  : à Jacques  Ma- 
nière, entrepreneur,  pour  les  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’il  a fait  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  pen- 
dant l’année  1699  (2^  ?•) 180871++  ios  id 

22  février:  à luy,  pour  avoir  démoli  le  cordon  au 
pourtour  de  la  dernière  pièce  d’eau  du  jardin  de  Marly 

pour  le  retailler  et  le  mettre  en  tablette 3oo++ 

9 aoust-i3  janvier:  à luy,  pour  les  amas  de  maté- 
riaux et  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a fait  au  nouveau 

bâtiment  de  Marly  (11  p.) 46869+*  3*  2<* 

16  janvier- 3 1 may  : à François  Gobin  et  Antoine  De- 
larue, maçons,  à compte  des  pierrées  et  de  plusieurs 
autres  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  fait  à plusieurs 

endroits  du  parc  de  Marly  (8  p.) 3a5o++ 

3 may- 28  juin  : à Robert  Le  Tourneur,  carrier,  pour 
16  toises  5/6  cube  de  pierre  de  meulière  qu’il  a tirée 
dans  les  environs  de  Saint-Aubin  et  de  Villiers,  à 16++  la 

toise  (3p.) 369++  6S  8d 

12  juillet  : à Pierre  Rrot,  limosin,  pour  avoir  en- 
toisé  i5  toises  3/A  de  meulière  à l’entrée  du  parc  du 

côté  du  village,  et  autres  menus  ouvrages 2 5++ 

25  janvier- 22  février:  à Antoine  Roquet,  tailleur  de 
pierre,  pour  4457  trous  qu’il  a fait  à la  pierre  dure  du 
fond  de  l’abreuvoir  de  Marly  pour  y sceller  les  crochets 
où  l’on  doit  attacher  la  rocaille,  à 2 sols  pièce  (3  p.). . 

445++  i48 

5 avril  : à Denis  Anceau,  fontainier,  pour  les  ouvrages 
de  ciment  qu’il  a rétablis  à 5o  bassins  de  la  rivière  de 


Marly  où  l’eau  se  perdoit 3e3H  6S  8d 

Somme  de  ce  chapitre i82.354++  7d 


TERRASSES,  JARDINAGES,  FLEURS  ET  VOITURES. 

12  juillet- 29  novembre  : à François  Lavechef,  dit 


Duparc,  jardinier,  pour  387  journées  d’ouvriers  qu’il 
a fourni  pour  garder  les  portes  des  bosquets  et  de  la  ri- 
vière de  Marly  (A  p.) . . . . 38 7** 

A janvier  : à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pitre,  terrassier,  â 
compte  des  brouëttes  et  louchets  qu’il  a fait  faire  en 

Flandre  pour  le  service  du  Roy  à Marly 2000++ 

25  janvier-i3  décembre  : à luy,  à compte  de  la  fouille 
et  transport  do  terres  pour  le  nouveau  chemin  que  l’on 

fait  au-dessous  de  l’abreuvoir  de  Marly  (28  p.) 

i33900tt 

9 aoust-  ier  novembre  : â luy,  sur  les  terres  qu’il  en- 
lève pour  le  nouveau  bâtiment  de  Marly  (7  p.).  8200++ 
16  janvier  — 26  juillet:  à Nicolas  Rorienne,  gazon- 
neur,  pour  la  fouille  et  transport  des  terres  qu’il  a l'ail 
aux  allées  de  la  ceinture  du  parc  et  pourtour  du  réser- 
voir, et  autres  menus  ouvrages  de  jardinage  (7p.).... 

756++  i6s  1 o-d 

a5  janvier- 22  mars  : à luy,  pour  les  trenchées  qu’il 
a but  dans  les  allées  du  bois  joignant  le  Mail  et  la  bonne 

terre  qu’il  raporte  dans  lescl.  trenchées  (5  p.) 

1 A 97++  ns  id 

5avril-7juin:  à luy,  parfait  payemenlde  3755++ 19’ gd 

à quoy  montent  les  ouvrages  de  gazonnage  qu’il  a fait 
dans  le  jardin  du  château  de  Marly,  et  les  terres  qu’il  a 
enlevées  autour  du  Mail  en  1697,  1 698',  1699  (5  p.). 

1745++  19’  Qd 

28  juin-  18  octobre  : à luy,  pour  ouvrages  et  répara- 
tions de  gazon  (2  p.) . 260++ 

3 may -7  juin  : à luy,  pour  ouvrages  de  terrasse  dans 

le  parc  de  Marly  (2p.) 7 1 9++  1 qs 

9 aoust -ier  novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de 
terrasse  aux  nouvelles  rouîtes  du  bois  et  autres  endroits 

de  Marly  (7  p.) 1 233++ 

1e1  novcmbre-i3  décembre  : à luy,  pour  ouvrages  et 
enlèvement  de  retaille  et  de  gazon  (3p.)....  265++  5 8 
8 mars  - i5  novembre:  â Jean  Loitron  et  Remy  Jan- 
son,  terrassiers,  sur  la  fouille  et  transport  des  terres 
qu’ils  font  à la  butte  du  côté  droit  de  l’abbreuvoir  de 

Marly  (20  p.) 87800++ 

28  juin- 6 septembre  : â eux,  sur  le  conrov  qu’ils 
font  au  pourtour  des  réservoirs  du  dessus  de  Marly  (6p.) 

8200++ 

6 septembre  : à eux,  pour  divers  menus  ouvrages  de 
terrasse  qu’ils  ont  fait  aucl.  jardin  de  Marly..  . 1 4 o++  25 
A octobre -icr  novembre  : à eux,  sur  la  glaise  qu’ils 
transportent  et  façonnent  dans  le  bassin  rond  que  l'on 
fait  en  dehors  du  parc  au-dessus  de  l’abreuvoir  (3  p.). . 

i45o*+ 

5 avril -6  septembre:  à Jacques  Boulanger,  terras- 
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sier,  pour  avoir  redressé  toutes  les  grandes  spées  de 
charme  dans  le  pourtour  du  Mail , et  avoir  rétably  la  re- 
coupe sur  les  rigollcs  où  Ton  a relevé  et  reposé  des 
conduites  au-dessus  de  la  cascade,  et  avoir  épluché  le  bois 
mort  dans  le  bois  de  la  Princesse  (3  p.). . . . agùtt  , 63 
29  novembre-  i3  décembre:  à Charles  Janson , jar- 
dinier, sur  le  gros  treillage  qu’il  a fait  à partie  des  bois 
des  deux  cotez  du  château  pour  palisser  la  grande  char- 
mille (2p.) i6ott 

À Pierre  Durel,  jardinier,  sur  le  gros  treillage  qu’il 
fait  à partie  des  bois  des  deux  cotez  du  château  de  Marly 

pour  palisser  la  grande  charmille  (2  p.) 200H 

A Gilles  Dupetitrieex,  jardinier,  sur  pareille  treil- 
lage ( 2 p.) 1 îott 

i6janvier-5  avril  : à Pierre  Champagne  et  Noël  La- 
venet,  terrassiers,  parfait  payement  de  5328tt  6S  3d  à 
quov  montent  la  fouille  et  transport  des  terres  pour  la 
construction  du  glacis  de  la  masse  de  terre  joignant 

l’abreuvoir  de  Marly  (4  p.) 37 37++  1 1 s 4d 

8-22  février  : à eux,  pour  60  toises  2 pieds  6 pouces 
cube  de  glace  qu’ils  ont  tirée  dans  les  pièces  d’eau  et 
qu’ils  ont  portée  et  empaillée  dans  les  trois  glacières  de 

Marly  (2  p.) 6o4N  3S  4d 

22  février- 23  aoust  : à eux,  pour  divers  ouvrages  de 

terrasse  qu’ils  ont  fait  dans  lesd.  jardins  (4  p.) 

1086H  165  nd 

8 mars -ier  novembre  : à eux,  sur  les  terres  et  glaise 
qu’ils  remuent  au  pourtour  de  la  dernière  pièce  d’eau  du 
jardin  de  Marly  pour  agrandir  les  nappes,  et  autres  ou- 
vrages (i4  p.) 12000^ 

3 may-ier  novembre:  à eux,  pour  la  fine  recoupe 
de  Carrières-sous-bois  qu’ils  ont  passée  à la  claye  et  voi- 
turée  aud.  jardin,  à 36H  la  toise  (7  p.).  . 5 1 8 2 ^ 3S  2d 
26  juillet- 6 septembre:  à eux,  sur  les  terres  de  la 
routte  nouvellement  persée  pour  arriver  au  bout  du  Mail , 

et.  autres  ouvrages  (4p.) i584tt 

2 3 aoust  : à eux,  sur  les  terres  et  glaises  des  deux 
bassins  de  la  grande  cascade  du  bout  du  jardin. . 5oott 
20  septembre- 4 octobre  : à eux,  pour  le  salpêtre 
qu’ils  ont  voituré  de  Saint-Denis  à Marly  pour  rétablir 

le  Mail  (2  p.) 4oott 

22  mars -6  septembre:  aud.  Lavenet,  pour  ouvrages 

de  terrasse  qu’il  a fait  pour  relever  deux  tambours  de 
plomb  au-dessus  de  la  cascade,  et  pour  la  construction  du 
nouveau  regard  et  de  l’aqueduc  au-dessus  de  la  nouvelle 
route  en  divers  endroits  du  jardin  de  Marly  (9p.)  .... 

1 277^ 1 8S 

17  may  : aud.  Champagne,  pour  4i  aunes  de  toile, 
d’une  aune  de  large,  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly 


pour  faire  des  banes  pour  couvrir  les  sculptures.  55^  7* 
ier  novembre  : à luy,  pour  196  besches  qu’il  a livrées 

aud.  magasin 27 4^  85 

29  novembre- 13  décembre  : à Hugues  Mattelin, 
terrassier,  sur  la  fouille  et  transport  de  terre  qu’il  fait  en 
plusieurs  endroits  do  la  dépendance  de  Marly  (2  p.)  . . 

8oott 

16  janvier- 4 octobre  : à Thomas  Marville,  terrassier, 
pour  les  terres,  gravois  qu’il  a enlevés,  et  autres  ouvrages 
de  terrasse  qu’il  a faits  en  divers  endroits  de  Marly  pen- 
dant la  présente  année  ('12  p.) 4o44tt  g 5 5d 

25  janvier-8  février:  à luy,  parfait  payement  de 
996^  i5s  pour  les  rigolles  qu’il  a fait  en  partie  du  pour- 
tour du  Mail  de  Marly  et  de  la  bonne  terre  qu’il  a rap- 
portée dans  lesd.  rigolles  pour  y planter  des  spées  de 

grand  charme  en  motte  (2p.) 646tt  i55 

22  févricr-icr  novembre  : à luy,  pour  menus  ouvrages 
de  terrasse  et  de  jardinage  qu’il  a fait  dans  led.  jardin 

(7  p.) 567^  6S 

22  mars  : à luy,  pour  le  fumier  consommé  qu’il  a 
achepté  et  voilure  à la  pépinière  du  village  et  dans  le 
parc  de  Marly  (2  p.) i48tt  6S  8d 

8 février- 3 1 may  : à luy,  pour  les  glacis  qu’il  a fait 
en  la  longueur  et  largeur  de  la  cascade  que  l’on  a pro- 
jelté  de  faire  à Marly  dans  le  bois  de  la  Princesse  et  au 
chemin  neuf  qui  est  à côté  de  la  rivière  (2  p.  ) 32  4tt  4S 

3i  may  : à luy,  pour  ouvrages  de  jardinage  dans  les 
contre-allées  du  parc,  qu’il  a piochées,  dressées,  retirées 
au  rateau  et  rebattues  de  deux  voilées  (2p.)  761 11  6 5 2d 

9 aoust  : à luy,  pour  les  souches  qu’il  a arrachées  et 

régallement  des  nouvelles  routes 233tt  5S 

4 octobre -1 3 décembre  : à luy,  pour  le  terrau  cpi’il  a 

livré  au  jardin  de  Marly  (5  p.) 2 1 84*+  3S  4d 

22  mars -1er  novembre  : à Jean  Vigor,  terrassier,  pour 
les  terres  et  gravois  qu’il  a enlevez  dans  le  jardin  de 
Marly  pendant  la  présente  année  (9  p.).  1 .800^  1 8’  iod 
21  juin  : à luy,  parfait  payement  de  448tt  7*  2d  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  terre  qu’il  a fait  dans  le 
jardin  du  château  de  Marly,  à la  pièce  des  Quatre  Gerbes , 
et  les  boues  qu’il  a enlevées  provenant  du  nettoyement 

de  lad.  pièce i48tt  7“  2'1 

2 3 aoust  : à luy,  pour  transport  de  glaise  joignant  la 
grande  pièce  d’eau  de  Marly  et  la  faute  qu’il  a rétablie 
entre  les  murs  de  douve  et  de  terrasse  de  lad.  pièce.  . . 

72^ 

3i  may  : à Charles  Chardoisel,  terrassier,  pour  avoir 
rempli  les  ornières  et  régallé  la  grande  allée  de  Bailly 
qui  va  à Saint-Cyr,  depuis  la  plaine  du  Trou  d’Enfer 
jusqu’à  la  porte  de  Gallie i55tt 
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9 aoust -4  octobre:  à Pierre  Larivière,  terrassier, 
pour  les  souches  qu’il  a arrachées  et  les  régallemens 
qu’il  a fait  aux  nouvelles  rouîtes  joignant  le  parc  de 
Marly  et  nettoyement  des  abreuvoirs  et  du  bassin  de  la 

Gerbe  (3p.) 217**  ios 

i5  novembre  : à François  La  Vallée,  pour  i5o  som- 
mes de  fumier  de  cheval  qu’il  a livré  dans  le  jardin  de 

Marly.  ............. .........  4 5** 

9 aoust  : à Jacques  Lefebvre,  pour  les  perches  qu’ii 
a voiturées  des  bois  de  Marly  derrière  les  écuries  des 
gardes  du  corps,  provenant  des  rouîtes  nouvellement 

persées  dans  lesd.  bois,  et  autres  ouvrages îoo** 

30  septembre-i"  novembre:  à Pierre  Ponton,  voi- 
turier, pour  22  journées  d’une  voilure  qu’il  a fourni 
pour  voilurer  des  démolitions  provenant  du  château 
dans  le  magasin  de  Marly  (3  p.) 135*1 

1 7 may  : à Jean  Rattier  , terrassier,  pour  avoir  redressé 
'et  plombé  les  spées  des  environs  du  Mail  nouvellement 

plantées,  que  lèvent  avoit  deversées îoo** 

18  octobre-i3  décembre  : à Pierre  Desloriers,  pour 

le  sable  qu’il  raporte  sur  quatre  pouces  de  hauteur  au- 
dessus  de  la  glaise  de  toute  la  superficie  du  grand  bassin 
de  Marly,  au-dessous  de  l’abreuvoir,  et  autres  ouvrages 
(3  p.) 189*1  ios 

39  novembre -1 3 décembre  : à luy,  sur  le  fossé  qu’il 
fait  au-dessus  de  l’attelier  de  terrasse  au-dessus  de  l’abreu- 
voir pour  détourner  les  eaux  sauvages,  et  la  glaise  qu’il 
façonne  aux  deux  petits  bassins  de  la  nouvelle  pépinière 

du  village  (2  p.) 3 00** 

ier  novembre  : à M.  Stouppa,  major  du  régiment  des 
gardes  Suisses,  pour  ce  qu’il  a payé  aux  sergens  et 

Suisses  qui  ont  travaillé  à Marly 1 5 4 5+*  1 2 3 

29  novembre-i3  décembre  : à M.  du  Barail,  capi- 
taine commandant  du  3e  bataillon  du  régiment  du  Roy, 
pour  2629  journées  de  soldats  dud.  régiment,  employez 

dans  le  jardin  de  Marly  (2  p.) 1676*1  8S 

3 fév  rier  : à Vivant  Merlin,  dit  Labour,  voiturier,  pour 
1809  grandes  spées  de  charmes  en  motte  et  de  châlei- 
gniers  qu’il  a voituré  de  la  forest  de  Marly,  où  elles  ont 

esté  levées,  dans  le  parc  dud.  Marly 1 36  1 *+  gs 

1 7 may -5  novembre:  à luy,  pour  avoir  voituré  du 
caillou  et  de  la  pierre  de  meulière  des  environs  de 
Saint-Aubin  et  de  Villiers  au  jardin  de  Marly  pour  em- 
ployer à la  rocaille  de  la  cascade  et  au  mur  de  terrasse 

du  bout  du  jardin  (0  p.) 971**  ios 

17  may  : à Ciiedeville,  voiturier,  pour  la  pierre  de 
meulière  qu’il  a voituré  des  environs  de  Saint-Aubin  et 
de  Adlliers  dans  le  parc  de  Marly  pour  employer  à la 
rocaille  de  la  cascade finît  10> 


6 septembre -icr  novembre  : à Claude  Voirien,  pour 
les  régallemens  et  les  bonnes  terres  qu’il  a reportées  à 
partie  des  allées  du  pourtour  des  réservoirs  du  dessus  de 
Marly  (5  p.) 1208**  ios 

3 may -28  juin  : à Guillaume  Lallemand,  terrassier, 
pour  83 10  toises  courantes  de  rouîtes,  où  il  a rempli  les 
ornières  et  qu’il  a régallées,  depuis  le  parc  de  Marly, 
jusqu’à  la  porte  de  la  Croix  Saint-Philippe  aux  envi- 
rons du  parc  de  Noisy,  et  autres  endroits  (4p.) 

4 56**  1 2S  6d 

26  juillet- 9 aoust  : à luy,  pour  les  rigolles  qu’il  a fait 
le  long  du  mur  de  clôture  du  parc  de  Marly  pour  l’écou- 
lement des  eaux  sauvages  et  autres  ouvrages  (2  p.)  . . . 
1 04**  1 os 

6 septembre  : à luy,  pour  avoir  espierré  la  nouvelle 
routte  de  Noisy 55** 

30  septembre- 29  novembre:  à luy,  pour  ouvrages 

de  terrasse  à Marly  (4p.) 5 0 1 **  1 5S 

17  juin  : à Michel  Forest,  jardinier,  pour  plantes  de 
Heurs  rouges  qu’il  a livrées  dans  le  jardin  de  Marly..  . 
187**  1 os  6d 

3 1 may  : à Louis  Garnier,  jardinier,  ayant  les  entre- 

tiens des  hauteurs  do  Marly,  pour  avoir  esserpillé  et  re- 
dressé les  spées  de  chesne  qui  sont  dans  les  allées,  joi- 
gnant le  Mail fio** 

16  janvier  : à Pierre  et  Guillaume  Motte,  terrassiers, 

pour  1662  toises  courantes  de  petite  charmille  qu’ils 
ont  levée  dans  le  terrain  du  derrière  des  écuries  de 
Marly i3i**8s 

8-22  lévrier:  à eux,  pour  les  souches  qu’ils  ont 
arrachées  au-dessus  de  la  roulette  du  parc  et  prez  le 
Mail  de  Marly  (2  p.) 5 1 8**  85 

8 mars  : à eux,  pour  les  ormes  qu’ils  ont  redressés 
avec  une  machine  au  pourtour  des  corps  de  garde  du 
derrière  du  château 227**  4S 

17  inay  : à eux,  pour  le  petit  chemin  qui  a été  nou- 

vellement persé  aux  cotez  de  la  rivière  du  derrière  du 
château,  où  ils  ont  coupé  le  bois,  arraché  les  souches  et 
régallé  le  terrain 2 5o** 

3i  may -12  juillet  : à eux,  pour  les  rouîtes  qu’il  ont 
régallées  et  les  ornières  qu’ils  ont  remplies  dans  lad. 
forest  (4  p.) 843**  9" 

29  novembre-i3  décembre:  à eux,  sur  les  ormes 
qu’ils  ont  levez  en  motte  dans  le  petit  parc  de  Saint- 
Germain,  qu’ils  ont  voiturez  et  plantez  dans  les  dehors 
du  pare  de  Marly  au-dessous  de  la  terrasse  du  bout  du 
jardin  (2  p.) 2100** 

22  mars -26  juillet:  à Pierre  Motte,  pour  divers 
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ouvrages  de  terrasse  et  de  jardinage  qu’il  a fait  à Marly 

(4  p.) 4 i5tt  4* 

22  mars-12  juillet:  à Guillaume  Motte,  pour  les 
ormes  qu’il  a lovez  en  motte  dans  les  bois  des  deux  cotez 
du  château,  et  qu’il  a plantez  et  voiturez  en  plusieurs 

endroits  du  jardin  de  Marly  (3p.) 817**  ios 

5 avril-ier  novembre  : à luy,  pour  divers  ouvrages  de 
terrasse  et  de  jardinage  qu’il  a fait  à Marly  (8p.).... 

2822^  i6s 

8 février -3  may  : à Charles  Amelot,  jardinier,  pour 
29074  spées  de  charme  et  de  châteignier  qu’il  a levées 
en  motte  dans  la  forest  de  Marly  et  dans  les  bois  de  Ro- 
quancourt  et  derrière  l’étang  du  Trou  d’Enfer,  et  qu’il  a 
chargées  dans  des  voitures  pour  mener  dans  le  parc  de 

Marly  (11  p.) 3 98 1 11  6‘ 6d 

8 février  : à luy,  pour  le  terrein  qu’il  a deffonsé  au 
sujet  de  la  gelée  dans  le  fonds  au-dessus  du  rond  du  nou- 
veau chemin , pour  y planter  de  grandes  spées  de  charme 

en  motte 292^  i6‘ 

29  février  - 22  mars  : à luy,  pour  les  spées  de  chesne, 
de  châteignier,  d’épine  et  de  charme  qu’il  a plantées 
sur  les  deux  glacis  de  l’allée  de  la  ceinture  du  parc  et 
autres  endroits  de  la  dépendance  du  château  de  Marly 

(3  p.) 945+t  llS 

22  mars-i3  décembre:  à luy,  pour  avoir  rétabli  la 
recoupe  de  tous  les  regards  du  jardin  où  l’on  a rétabli 
les  robinets,  avoir  pioché,  dressé  et  battu  la  recoupe  au 
nouveau  Mail  fait  pour  Madame  la  duchesse  de  Bour- 
gogne et  autres  endroits  de  la  dépendance  de  Marly 

( 1 5 p.) G3i3tt  7* 

17  may -20  septembre:  à luy,  pour  le  plain  labour 
qu’il  a donné  à tous  les  plants  du  parc  (2p.)...  5oott 
3 1 may  - 20  septembre  : à luy,  pour  tonture  des  routes 
de  la  forest  et  divers  ouvrages  de  jardinage  qu’il  a faits 

dans  la  dépendance  de  Marly  (8p.) 1190^  i8s 

1 5 novembre  : à luy,  pour  100  besches  qu’il  a achep- 

tées  et  livrées  au  magasin  de  Marly i5ott 

29  novembre-i3  décembre  : à Guillaume  et  Laurens 
Dolot,  terrassiers,  pour  les  ormes  qu’ils  ont  levez  dans 
le  petit  parc  de  Saint-Germain,  qu’ils  ont  voiturez  et 
plantez  dans  les  dehors  du  parc  de  Marly  au-dessous  de 

la  terrasse  du  bout  du  jardin  (2  p.) 1 îoott 

8 mars:  à La  Motte  Gason,  voiturier,  pour  2496 
spées  de  charme  et  de  châteigniers  qu’il  a voituré  de  la 
forest  de  Marly  où  elles  ont  été  levées  en  motte  dans  le 

parc  dud.  Marly  pour  les  y planter 7A8tt  16’ 

22  février -3  may:  à Martin  Perron,  voiturier,  pour 
63o8  spées  de  charme,  de  châteignier  et  d’épine  qu’il  a 


voiturées  de  la  forest  de  Marly  dans  le  parc  de  Marly  où 
elles  ont  esté  plantées  (A  p.) 2117^  ias 

19  avril  : à Alexandre-Simon  Régnault  des  Granges, 

pour  1266  spées  de  grands  châteigniers  levées  en  motte 
dans  le  clos  de  Picheloup,  à lui  appartenant,  territoire 
de  Mareil,  pour  planter  à Marly 3 7 6+^  16“ 

A Maurien,  pour  io65  grandes  spées  levées  idem. . . 

3 1 g+t  ios 

A la  damoiselle  de  Moncrif,  deFourqucux,  pour  3o8 

spées  levées  idem 92^  8S 

3 may-i“r  novembre  : à Claude  Garnier,  marchand 
grenelier,  pour  81  septiers  de  graine  d’herbe  de  bas  pré 
qu’il  a livrez  au  magasin  de  Marly,  à 5W  le  septier  (5p.) 
4o5tt 

Somme  de  ce  chapitre. ..  27i62  7ttns6d 
charpenterie. 

16  janvier -1 3 décembre:  à Jean-Jacques  Aubert,  char- 
pentier, sur  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fait  pour 
rétablir  la  glacière  de  Marly  qui  a esté  brûlée,  et  autres 

ouvrages  (25  p.) £680 ott 

16  janvier-29  novembre:  à Pierre  Lauvergnac,  char- 
pentier, pour  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a fait 

en  divers  endroits  de  Marly  (20  p.) 2932ttAs  9'* 

3i  may-2 6 juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a fait 
aux  barrières  des  routes  de  la  forest  (5  p.).  . 867**  105 
12  juillet-a 3 août  : à luy,  pour  ouvrages  de  charpen- 
terie pour  échafauder  les  sculpteurs  et  rocailleurs  de 
la  grande  pièce  d’eau  (3p.) 1 36tt 

20  septembre:  à luy,  pour  les  tretteaux  qu’il  a fait  à 

des  conduittes  de  plomb  au-dessous  de  l’abreuvoir  de 
Marly,  et  autres  ouvrages Ao^  10' 

i5  novembre  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  char- 
pentier, pour  quarante-deux  perches  de  bois  de  chêne,  de 
douze  pieds  de  long  et  de  trois  à quatre  pouces  de  gros- 
seur, à t35  pièce,  et  de  cinquante  et  une  toises  cou- 
rantes de  dosses  de  batteau,  à 12S  la  toise,  livrées  au 

magasin 57^  1 8S 

A octobre  : à Pierre  Boursier,  charron,  pour  deux 
chariots  qu’il  a faits  et  livrez  au  magasin. ......  1 i8tt 

Somme  de  ce  chapitre 30962^  2S  gd 

couverture. 

8 février-18  octobre:  à Simon  Deschamps,  couvreur, 
pour  les  ouvrages  de  couverture  d’ardoise  qu’il  a fait  aux 

nouveaux  bâtimens  de  Marly-(7  p.) 1900^ 

18  octobre-ier  novembre  : à Gilli  sGharuel,  couvreur, 
pour  les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  à Marly 
(2  p.) iooo« 
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s5  janvier-22  février  : à Nicolas  Yvon  , couvreur,  pour 
trois  cents  gerbes  de  paille  de  seigle  qu’il  a livrée  au  ma- 
gasin de  Marly  pour  employer  à couvrir  la  glacière  et 
recouvrir  de  neuf  les  deux  autres  glacières  qui  ont  esté 


brûlées  (3  p.) 33 1**  i53 

Somme  de  ce  chapitre 323i**  i5s 


MENUISERIE. 

i6janvier-i3  décembre:  à Jacques  Mirel,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fails  et  réparez 
au  château  de  Marly  (20  p.) 55oo** 

21  juin  : à luy,  parfait  payement  de  1 353^  8S  à quoy 

montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à Marly 
pendant  l’année  dernière 753**  8S 

28  juin-6  septembre  : à luy,  pour  129  journées 
d’ouvriers  qui  ont  tourné  et  arresté  la  ramasse  (4  p.).  . 

129** 

4 octobre  : à luy,  pour  menus  ouvrages  de  menuiserie 

qu’il  a fait  dans  la  dépendance  de  Marly 37 6+1  5“ 

6 septembre-18  octobre  : à Jean  Nail,  sur  la  menui- 
serie de  partie  du  nouveau  bâtiment  de  Marly  (4  p.). . . 

2100** 

18  octobre-ier  novembre:  à Louis  Marteau,  sur  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à Marly  (2  p.  ) . . . 

3oo** 

18  octobre  : à Pierre  Guérin,  menuisier,  sur  ses  ou- 
vrages au  nouveau  bâtiment îoo** 

22  février-3  may  : à Antoine  Rivet,  menuisier,  pour 
huit  bordures  de  menuiserie  qu’il  a faites  pour  les  huit 
grands  cadres  de  pierre  des  quatre  vestibules  du  château 

de  Marly  (2p.) 4i2**i35  4d 

3i  may-i3  décembre  : à luy,  sur  fa  menuiserie  qu’il 
fait  aux  cheminées  de  l’appartement  du  Roy  et  autres  en- 
droits du  château  de  Marly  (i5  p.) 191  oo** 

4 octobre  : à luy,  pour  journées  et  menus  ouvrages 

faits  aud.  château. . i5o**  i53 

18  octobre:  à Denis  Davignon,  menuisier,  à compte 
des  armoires  qu’il  a fait  pour  les  gardes  robes  du  châ- 
teau de  Marly îoo** 

6 septembre- 1 er  novembre  : à Pierre  Fontvielle,  me- 
nuisier, sur  la  menuiserie  du  nouveau  bâtiment  (5  p.). . 

i65o** 

A Louis  Nivet,  autre,  sur  pareil  ouvrage  (5p.).... 

2300** 

6 septembre-i3  décembre  : à Charles  Antier,  autre, 

sur  pareil  ouvrage  (6p.) 2800*1 

22  février-20  septembre  : à François  Millot,  me- 
nuisier, pour  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  et 

comptes  des  bâtiments.  — IV. 


51 4 

posez  au  château  et  autres  bâtimens  de  Marly  (i3  p.) 
A100** 

21  juin:  à luy,  parfait  payement  de  72 A**  i33  6d  à 

quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits 
aud.  Marly  pendant  l’année  dernière 32  4**  i3s  6d 

Somme  de  ce  chapitre.. . 40196**  1A3  iod 

SERRURERIE. 

25  janvier-i3  décembre  : à Joseph  Rouillé,  ser- 
rurier, sur  ses  ouvrages  de  serrurerie  en  plusieurs  en- 
droits de  Marly  (22  p.) 11700** 

5 avril  : à Philippe  Renault,  serrurier,  pour  une  grosse 

boëte  et  un  tournagauche  du  robinet  de  dix-huit  pouces 
du  haut  de  la  rivière  de  Marly,  qu’il  a fait,  pesant 
52  6 livres 1 84*+  a* 

i3  décembre  : à Claude  Chauveau,  serrurier,  pour, 
avec  i33**  qui  luy  sont  déduits  pour  le  prix  de  1902  li- 
vres de  vieux  fer  qui  luy  a esté  livré  du  magasin  de 
Marly,  à 7*+  le  cent,  faire  le  parfait  payement  de 
363**  9“  il1'  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie 
qu’il  a fourni  au  magasin 23o**  9“  1 id 

17  juin  : à René  Laloue,  serrurier,  pour  les  crochets 
qu’il  a livrez  au  magasin  de  Marly  pour  la  rocaille  de 
la  cascade 2 70**  3S  6a 

16  janvier-i3  décembre  : à Gaston  Martin,  serrurier, 
sur  le  gros  fer  et  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fournis 

et  employez  au  château  et  dépendances  (r4  p.) 

10100** 

22  mars-26  juillet:  à Denis  Caffin,  serrurier,  à 

compte  de  la  moitié  de  la  balustrade  qu’il  fait  au-dessus 
du  mur  de  terrasse  du  bout  du  jardin  de  Marly  (10  p.) 
36oo** 

6 septembre-i3  décembre  : à Alexis  Fordrin  et  Denis 

Caffin,  serruriers,  à compte  du  gros  fer  et  des  ouvrages 
de  serrurerie  qu’ils  fournissent  et  qu’ils  posent  au  nou- 
veau bâtiment  de  Marly  (6p.) 3 2 00** 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 29284**  i55  5d 

VITRERIE. 

16  janvier-i3  décembre:  à Jean  Desormeau,  vitrier, 
pour  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faites  au 
château  et  dépendances  de  Marly,  depuis  le  mois  de 
décembre  i6q8  jusqu’au  mois  de  novembre  1600 

(16  p.) 3372**  73  id 

10  may:  à luy,  parfait  payement  de  i5o2**  1 1 s 5d  à 
quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a faits  aud.  château  pen- 
dant cinq  mois  de  l’année  1 698 202**  il5  5d 

29  novembre-i3  décembre:  à luy,  pour  les  ouvrages 

33 
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de  serrurerie  qu’il  a faits  au  nouveau  bâtiment  de  Marly 

(a  p.) 55P  i5s  5d 

Somme  de  ce  chapitre.. . . h i35 1 id 

PLOMBERIE. 

99  mars-i"  novembre:  à Jacques  Lucas,  plombier,  à 
compte  de  la  main  d’œuvre  du  plomb  qu’il  a livré  et 
employé  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (i5  p.). 
i5goott 

ouvrages  de  cuivre. 

i 7 may-i3  décembre:  à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
pour  le  fil  de  laiton  qu’il  a fourni  au  magasin  de  Marly 
pour  attacher  la  rocaille  à la  cascade  que  l’on  a refaite 


à Marly  (n  p.) 36g6+t  3S 

h octobre-i5  novembre  : à luy,  sur  les  robinets  à sou- 
papes qu’il  a livrez  au  magasin  {h  p.) 8oott 


9 aoust-ier  novembre  : à Lochon,  fondeur,  à compte 
des  moulures  de  bronze  qu’il  a doré  d’or  moulu  pour  la 
bordure  des  glaces  des  apartemens  du  château  (5  p.).  . 

975ott 

6 septembre  : à luy,  pour  la  dorure  des  fiches  de  l’an- 
neau tournant  et  du  jeu  du  trou  Madame, qu’il  a dorées 
sur  fer,  pour  le  dessus  de  la  terrasse  du  château.  128^ 
Somme  de  ce  chapitre 737^2’ 

PAVÉ. 

29  mars- 19  avril  : à Louis  Regnouf,  paveur,  parfait 
payement  de  £796*+  18“  iod  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  pavé  qu’il  a faits  au  bas  de  l’éperon  de  Marly 
pour  les  changemens  des  chaussées  de  Versailles  à Saint- 
Germain-en-Laye,  et  de  celles  du  village  de  Marly  pour 

faire  un  nouvel  abreuvoir,  en  i6q8  (2  p.) 

3292^1 8sgd 

17  may-ier  novembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  et  ré- 
parations de  pavé  qu’il  a fait  en  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Marly  pendant  la  présente  année  (7p.) 

11 170^  165  âd 

1 9 juillet-9  aoust  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  pavé  au 
pourtour  de  la  pièce  des  Quatre  Gerbes  (3  p.). . 2ooott 
3i  may-i5  novembre  : à Louis  Deslandes,  paveur, 
pour  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  depuis  l’abreuvoir 
jusqu’au-dessus  des  corps  de  garde  de  Marly  (2  p.).  . . 
î38tt 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . i66oiH  i5s  îd 

PEINTURE  ET  DORURE. 

17  mav-6  septembre  : à Jean-Baptiste  Fontenay, 
peintre,  pour  les  peintures  de  fleurs  qu’il  fait  au  plat- 


fonds  du  cabinet  du  bois  de  la  Princesse  (9  p.).  2 000tt 
18  octobre-i3  décembre  : à Tristan,  peintre,  sur  la 
dorure  et  impression  de  blanc  à détrempe  qu’il  fait  aud. 

château  (â  p.) 23oott 

i3  décembre:  à Petit,  peintre,  pour  la  toile  et  les 
couleurs  qu’il  a fourni  et  livré  au  magasin  de  Marly..  . 



8 février-i3  décembre  : à Inouïs  Poisson,  peintre,  sur 
les  impressions  de  grosse  peinture  qu’il  a fait  au  château 
et  autres  bâtimens  de  Marly  (20  p.) âgoott 

22  février-6  septembre  : à Guillaume  Desauziers, 

peintre  doreur,  parfait  payement  de  355ott  19’ gd,  y 
compris  t56oH  qui  luy  sont  déduits  pour  3o  milliers  d’or 
qui  luy  ont  esté  livrez  à Paris  par  le  sieur  Labbé,  à 
raison  de  52tt  le  millier,  pour  les  ouvrages  de  dorure 
qu’il  a faits  aux  huit  grands  cadres  de  pierre  des  quatre 
vestibules  du  château  de  Marly  et  aux  ornemens  des 
trois  grilles  de  l’entrée  de  la  principale  avenue  du  châ- 
teau  (5  p.) îggottigV 

23  aoust  : à luy,  sur  la  dorure  de  la  balustrade  du 

bout  du  jardin ooott 

i3  décembre  : à Tuierry,  doreur,  pour  les  bobesches 
qu’il  a doré  d’or  au  feu  au  salon  du  château,  et  autres 

ouvrages io8tt 

18  octobre-!  3 décembre  : à Denis  Tuury,  pour  les 

impressions  de  peinture  qu’il  a faites  aux  groupes  du 

jardin  (3p.) 38ott 

8 février:  au  sr  Bailly,  peintre,  parfait  payement  de 
i8oitt  à quoy  montent  les  ouvrages  de  peinture  couleur 
de  bronze  qu’il  a fait  au  jardin  de  Marly  en  1G98.  . . 

35 1 K 

i5  novembre:  à Louis  Ciron,  peintre,  à compte  des 
vernis  qu’il  a fait  à la  menuiserie  de  partie  du  bâtiment 

neuf  à Marly âoott 

3i  may-â  octobre:  à Philippe  Meunier,  sur  les  ou- 
vrages de  peinture  en  huile  qu’il  fait  au  bâtiment  rond 

de  Marly  (8  p.) 33oott 

i8octobre-i3  décembre:  à luy,  sur  les  ouvrages  de 
peinture  à l’attique  du  pourtour  de  la  terrasse  du  châ- 
teau (âp.) 1700** 

Somme  de  ce  chapitre 1772^9'’ 

SCULPTURE. 

8 mars  : à Jules  Dugoijlon,  sculpteur,  pour  ouvrages 
faits  à huit  grandes  bordures  posées  au  dedans  des  ca- 
dres de  pierre  des  quatre  vestibules  du  château  de  Marly, 
contenant  309  pieds  h pouces  courans,  à 3tt  i5s  le 

pied 11 6ott 

17  juin-ier  novembre  : à luy,  Pierre  Taupin  et 
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André  Goupy,  sur  les  ouvrages  de  sculpture  eu  bois 
qu’ils  font  dans  l’apartement  du  Roy  à Marly  (îo  p.).  . 

i23oott 

A octobre  : aud.  Dcgoulon,  pour  ouvrages  faits  aux 
pieds  des  bancs  de  pierre  dure  qui  sont  dans  les  pavil- 
lons du  liant  de  la  ramasse 26ott 

8 février-6  septembre  : à Antoine  Coisvox,  sculpteur, 
parfait  payement  de  2062^  pour  cent  quatre-vingt-trois 
journées  qu’il  a employées  à travailler  et  à conduire  les 
sculpteurs  qui  ont  travaillé  à la  construction  des  modelles 
de  figures  et  de  vases  que  l’on  fait  de  plâtre  sur  des  pieds 

d’estaux  au  jardin  et  à la  cascade  de  Marly  (3p.) 

22Ô2tt 

i3  décembre  : à Blanchet,  sculpteur,  pour  la  gravure 
qu’il  a fait  des  noms  sur  soixante-quatre  bustes  posez  aux 
salles  des  petits  bois  des  deux  cotez  du  château  de  Marly. 

Ai»  8* 

20  septembre-3o  décembre  : à Pierre  Varin,  Jacques 
Desjardins,  Pierre  Langlois,  Jean  Thierry  et  Jean  Ro- 
bert, sculpteurs,  à compte  des  modelles  de  groupes 
qu’ils  moulent  en  plâtre  dans  le  jardin  de  Marly  (7  p.). 

56oott 

i3  décembre:  aud.  Varin,  pour  la  dépense  qu’il  a 

faite  pour  le  transport  de  cinq  voitures  de  bustes  avec 
leurs  scabellons,  de  la  salle  des  antiques  de  Paris  dans  le 

jardin  de  Marly io5ttio* 

22  février  : au  sr  Hulot,  sculpteur,  pour  avoir  réparé 
la  sculpture  des  cadres  et  bordures  du  vestibule  du  châ- 
teau de  Marly  du  côté  des  pavillons  de  la  chapelle  et 

salle  des  gardes i2  0tt 

8 mars  : à luy,  pour  avoir  réparé  la  sculpture  des  six 
grands  cadres  de  pierre  et  bordures  de  menuiserie  des 

trois  vestibules  dud.  château 36ott 

3i  may  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur,  à compte  des 
quatre  vases  de  marbre  qu’il  fait  pour  le  jardin  de 

Marly Aoott 

20  septembre-i5  novembre  : à Jean  Le  Pileuk  , sculp- 
teur, sur  le  moule  qu’il  a fait  en  plâtre  du  groupe  du 
côté  gauche  des  napes  du  jardin  de  Marly  (5  p.).  . . , 

i3oott 

8 février:  aux  s"  Jouvenet  et  Coustou,  sculpteurs, 

pour  les  ornemens  de  sculpture  qu’ils  ont  fait  à la  pierre 
dure  des  deux  grands  cadres  du  vestibule  de  l’entrée  du 
château  de  Marly  du  côté  des  pavillons  de  la  chapelle  et 
salle  des  gardes,  montans  à 8 A pieds  courans,  à raison 

de  5tt  103  le  pied  Afi2tt 

5 avril-26  juillet:  â eux,  pour  les  vases  et  corbeilles 
de  pierre  qu’ils  ont  laits  pour  mettre  sur  les  pieds  d’es- 


taux des  grilles  et  avenues  de  la  principale  descente  de 

Marly  (5p.) i620tt 

22  février  : à eux  et  Flamen,  pour  la  sculpture  à six 
grands  cadres  de  pierre  de  taille  de  trois  des  vestibules 
dud.  château,  montans  à 2A5  pieds  10  pouces  et  demi 
courans,  à raison  de  1 os  le  pied,  y compris  ioott 
pour  les  dédommager  du  temps  que  leurs  ouvriers  ont 
perdu  pour  n’avoir  pu  commencer  leur  travail  qu’à  neuf 

heures  du  matin iA52tt  63  3d 

29  novembre  : à Bertin,  sculpteur,  pour  avoir  net- 
toyé et  restauré  partie  des  figures  de  marbre  du  jardin 

de  Marly 107^10’ 

8 mars  : à Marin  Blin  , sculpteur,  pour  ouvrages  de 
sculpture  qu’il  a fait  à huit  chapiteaux  posez  aux  colonnes 
du  cabinet  nouvellement  fait  à Marly  dans  le  bois  de  la 

Princesse,  à 28^  pièce 2 2 A11 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 2777/iti  1 A3  3d 

MARBRERIE. 

28  juin- A octobre  : à Louis  Mesnard,  marbrier,  à 
compte  des  cheminées  de  marbre  qu’il  fait  aux  aparte- 
mens  du  haut  du  château  de  Marly  (2  p.)  ....  Aoot* 
12  juillet-6  septembre  : à Jean  Cuvillier,  à compte 
des  cheminées  de  marbre  et  autres  menus  ouvrages  au 

jardin  de  Marly  ( A p.) 86g1+ 

8 février-6  septembre:  à François  Deschamps,  mar- 
brier, à compte  des  trois  chambranles  de  marbre  qu’il 
fait  pour  l’apartement  de  M.  et  M“e  la  duchesse  du 

Mayne,  à Marly  (5  p.) iAoott 

28  juin-6  septembre:  à Nicolas  Dezaigre  , autre,  à 
compte  des  cheminées  de  marbre  qu’il  fait  aux  aparte- 

mens  hauts  dud.  château  (3  p.) iaooH 

22  mars  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  à compte  des 
deux  chambranles  de  marbre  qu’il  a faits  et  posez  à 
l’apartement  de  M.  le  duc  et  de  M““la  duchesse  à Marly. 

200^ 

28  juin-A  octobre  : à luy,  sur  les  cheminées  qu’il  a 
façonnées  et  posées  à l’apartement  de  M'n“  la  duchesse 

et  à la  chambre  du  Roy  (A  p.) 8oott 

28  juin-18  octobre  : à Claude  Tarlay,  marbrier,  à 
compte  des  cheminées  de  marbre  qu’il  fait  aux  aparte- 

mens  hauts  du  château  de  Marly  (7  p.) 2Aoott 

26  juillet— 20  septembre  : à Ergot,  sur  quatre  che- 
minées de  marbre  du  haut  du  château  de  Marly  (3  p.). 

700** 

Somme  de  ce  chapitre 7969N 

DIVERSES  DÉPENSES. 

8 février-9  aoust  : à Estienne  Langlois,  cordier,  par- 


33. 
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l'ait  payement  de  i33i+t  gd  pour  ies  cordages,  clouds, 
seaux,  pelles  et  hottes  qu’il  a livrez  au  magasin  de 
Marly  en  1 698  et  1 699  (5p.) 1 1 3 iti  1 4S  9d 

17  may-i9  juillet  : à Langlois,  pour  les  coquilles 
qu’il  a livrées  au  magasin  pour  employer  à la  rocaille 
que  l’on  fait  de  la  cascade  de  Marly  (2  p.).  . . 8 1 7++  2S 

19  avril  : à Henry  Millard,  pour  2.0  douzaines  de 
grands  cerceaux  à cuve,  de  bois  de  fresne,  qu’il  a livrez 

au  magasin  de  Marly 2 4ott 

3i  may  : à Jean  Cagnieu,  marchand  de  pots,  pour 
4 00  pots  de  terre  cuite  qu’il  a livrez  au  magasin  de 

Marly  pour  mettre  des  fleurs 4ott 

4 octobre  : à luy,  pour  45  rouleaux  de  terre  préparée 

qu’il  a livré  pour  modeller 45H 

3i  may-i3  décembre  : à Noël  Maillot,  vannier, 
pour  i3o  gerbes  d’osier  qu’il  a livrées  au  magasin  de 

Marly 1 3ot+ 

9 aoust  : à Charles  Mezillier,  pour  i5o  hottes  gar- 
nies de  leurs  bretelles,  qu’il  a livrées  aud.  magasin.. 
76^ 

18  octobre  : au  sr  Dillerv,  pour  la  paille  et  le  foin 

qu’il  a fourni  au  magasin  de  Marly 286^ 

29  novembre  : à luy,  pour  108  gerbes  d’osier  franc 

qu’il  a fourni  aud.  magasin 1 o8tt 

22  février  : à la  veuve  Le  Roy,  pour  200  gerbes  d’osier 

franc  pour  faire  du  gros  treillage,  idem 200^ 

17  may  : à Mathieu  Lambert,  fayancier,  pour  200 
cloches  de  verre  qu’il  a livrées  aud.  magasin  pour  em- 
ployer à élever  les  plantes  annuelles  dans  la  pépinière 

72^ 

16  janvier  : à Jean  Padelain,  rainonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  et  visitées  au  château  de 
Marly  pendant  les  trois  derniers  mois  1698..  . 162^  9* 
12  juillet  : à Jean  Varisse,  autre,  pour  idem  pour  les 

six  premiers  mois  1699 222^  i33 

6 septembre  : à Charles-François  Polard,  pour  ce 
qu’il  a payé  aux  poseurs  de  tuiaux  qui  ont  posé  les 
3 conduites  de  18  pouces  au  travers  de  la  dernière  pièce 
d’eau  du  jardin  de  Marly,  pour  prendre  la  décharge  de 

la  cascade Cqtt 

16  janvier  : à Jacques  Le  Jay  et  autres,  pour  menus 
ouvrages  et  dépenses  faits  dans  le  jardin  et  dans  le  parc 

de  Marly 1 8 89+t  68  6d 

2.5  janvier- 8 mars  : à Jean  Vigor  et  autres,  pour 

pareilles  dépenses  ( 2 p.) 46oott  i3s  6d 

8 février  : à Jean  Robert  et  autres,  pour  idem 

2 1 19* 

22  février-17  may  : à Thomas  Marville  et  autres, 
pour  idem  (3p.) 1 5 2 4 H 4 5 6d 


22  mars  : à Jacques  Lefebvre  et  autres,  pour  idem. . 

659tt 

19  avril  : à Pierre  Chafetel  et  autres,  pour  idem.  . 

. . ' 7°9tt  1 a* 

A Denis,  pour  ce  qu’il  a payé  pour  le  tirage,  le  gra- 
tage  et  la  voiture  des  grez  de  Gros-Rouvre , qui  sont  sur 

la  carrière  et  arrivez  à Marly 309^  i7s4d 

3 may  : à Pierre  Motte  et  autres,  pour  menues  dé- 
penses et  ouvrages  faits  aud.  Marly A 53+1  10’ 

17  juin-ier  novembre  : à Pierre  Follain,  pour  1 444 
aunes  de  toile  qu’il  a livrée  au  magasin  de  Marly  pour 
faire  des  bannes  aux  sculpteurs  qui  travaillent  dans  les 

jardins,  à 2 5“  l’aune  (7  p. ) i58gtt  83 

17  juin  : à Jacques  Lavenant  et  autres,  pour  menues 

dépenses 201^6’ 

21  juin  : à Galand,  pour  27  banques  de  rocailles 
tirées  des  rochers  de  Mantvieux  et  d’huîtres  qu’il  a fait 
tirer  de  la  mer  pendant  l’hyver,  y compris  la  voiture  de 
Mantvieux  à Caen,  et  de  Caen  à Rouen,  pour  la  cascade 

de  Marly . 5 1. 7^ 

26  j Liillet-i er  novembre  : à Vitry,  pour  son  rembour- 
sement de  fers  à souder  et  autres  outils  qu’il  a achetez 

et  livrez  au  magasin  (4  p.) i63tt  i3’ 

9 aoust  : à luy,  pour  l’entretien  de  l’horloge  de  Marly 

pendant  une  année 4ott 

2 G juillet  : à Louis  Legrand,  taillandier,  pour  ou- 
vrages qu’il  a livrez  au  magasin 37+t 

e3  aoust-4  octobre  : à François  Gautier,  vuidangeur, 
pour  les  fosses  d’aysances  qu’il  a vuidées  et  dégorgées  en 

divers  endroits  du  château  de  Marly  (4  p.) 

io3gtt  i8s  iod 

6 septembre  : à Silyin  , sergent  de  Verderonne , et  à 
La  Rose,  sergent  de  la  Vieuville  du  régiment  du  Roy, 
pour  26  journées  qu’ils  ont  fait  travailler  les  soldats  à 
l’enlèvement  des  terres  de  la  masse  entre  les  offices  et 

le  Grand  Commun 52^ 

A Boisjardin,  sergent  de  Villars  dud.  régiment,  pour 
avoir  pris  garde  aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  à l’en- 
lèvement des  terres  des  rouîtes  nouvellement  persées 

dans  les  bois  de  Marly 3ott 

1er  novembre  : à Jacques  Moron,  plombier,  pour  avoir 
refait  le  mastic  des  deux  corps  de  garde  de  pierre  au- 

dessus  de  la  place  de  la  demi-lune 1 o8tt  85 

i4  novembre  : à M.  le  marquis  de  Surville,  colonel 
du  régiment  du  Roy,  pour  distribuer  328  sergents  dud. 
régiment  qui  est  toujours  resté  sur  les  travaux  depuis 
le  i5  septembre  dernier,  à raison  de  36tt  pour  chacun. 

ioo8H 

A luy,  pour  299b  journées  de  soldats  dud.  régiment 
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qui  ont  esté  employez  dans  le  jardin  de  Marly  à lever  la 
charmille  et  petit  bois  à hauteur  d’apuy  des  deux  cotez 

dud.  château 1 897^  163 

i3  décembre  : à Louis  Le  Roy,  tourneur,  pour  les 
échelles  qu’il  a livrées  au  magasin  de  Marly.  ...  45+t  7“ 
24  may  : à Tripier,  chirurgien  à Marly,  en  considé- 
ration des  pensemens  qu’il  a faits  aux  ouvriers  qui  ont 
esté  blessez  dans  les  bâtimens  et  travaux  de  S.  M.  à 

Marly 200++ 

17  may  : au  sr  Perrault  le  jeune,  pour  46  vacations 
qu’il  a fait  à Marly  pour  la  vérification  de  plusieurs 

ouvrages  pendant  1698,  à 6"  chacune a 7 

Somme  de  ce  chapitre.  ...  21  1 87^  1 83  5d 

CHANDELLES  ET  AUTRES  USTENCILS. 

12  levrier-i3  décembre  : à Pierre  Molière,  pour  la 
chandelle,  saindoux,  huile,  balets  et  autres  ustencils 
qu’il  a livrez  au  magasin  depuis  le  5 novembre  1698 

jusqu’au  12  décembre  1699  (5p.) 872++  183 

i5  novembre  : à Jean  Duménil,  pour  8 1 5 livres  de 
suif  et  4 livres  1/2  de  coton  qu’il  a livrez  aud.  magasin 

. . . 3oo++  i6s  911 

Somme  de  ce  chapitre 1173^  i4sgd 

CHARBON. 

8 mars-29  novembre  : à Jean  Gautier,  charbonnier, 
pour  4 96  muids  de  charbon  qu’il  a livrez  au  magasin  de 
Marly,  à 3++  ios  le  muid  (4p.) 173 

SABLE  DE  RIVIÈRE. 

28  juin-4  octobre  : à Jacques  Aymond,  battelier,  pour 
2268  muids  de  sable  de  rivière  qu’il  a tiré  de  la  rivière 
et  voilure  dans  le  parc  de  Marly  (7  p.).  . . 1 7 58H  g3  6d 
i5  novembre  : à luy,  pour  avoir  nettoyé  le  chemin 


derrière  les  berceaux 37++ 7“ 

Somme  de  ce  chapitre 1 7 9 i63  6d 


kntretennemens  de  marly. 

26  janvier  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  avoir 
entretenu  les  horloges  des  châteaux  de  Saint- Germain  et 

de  Marly  pendant  Tannée  dernière  1698 8o++ 

22  février-3i  décembre  : à Thomas  Vitry,  ayant  l’en- 
tretien des  fontaines  et  recherche  des  plombs  sur  la 
terrasse  du  château  et  pavillons  de  Marly,  pour  sondit 
entretien  pendant  les  trois  derniers  mois  1698  et  la  pré- 
sente année  1699  (5p.) 2 5oo++ 

3 mav-i  2 juillet  : à Guillaume  Dunet,  taupier,  pour 
avoir  pris  les  Jaupes  dans  le  jardin  et  parc  de  Marly 
pendant  les  six  premiers  mois  1699  (2  p.) 5o++ 


17  may-3i  décembre  : à Louis  Garnier,  jardinier, 
pour  l’entretien  du  jardin  et  petit  parc  de  Marly  pen- 
dant Tannée  1699  (6  p.) 24oo++ 

A Dubourg,  dit  La  Montagne,  compagnon  fontainier, 

pour  ses  gages  de  Tannée  1699  (4  p.) 1000++ 

A Joseph  Loiseleur,  garçon  fontainier,  pour  ses  gages 

de  lad.  année  ( 4 p.) 54o++ 

A Liénard  Mimpon,  dit  La  Roche,  autre,  pour  idem 

(4  p.) 54o++ 

i5  inay-3i  décembre  : à François  Lavechef,  dit  Du- 
parc  , jardinier,  ayant  Tenirelien  dud.  jardin  de  Marly, 
par  avance  pour  led.  entretien  pendant  les  huit  derniers 

mois  de  Tannée  1699  (8  p.) 10000++ 

1 5 may  : â luy,  pour  les  cloches  dont  il  doit  se  fournir 
pour  la  pépinière  qu’il  va  faire  pour  élever  des  fleurs  à 

Marly 5oo++ 

28juin-3i  décembre:  à.RAiLLY,  peintre,  pour  l’en- 
tretien des  bronzes  du  jardin  de  Marly  pendant  la  pré- 
sente année  1699(2  p.). 5oo++ 

2 aousl-3i  décembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
pour  l’entretien  des  fontaines  et  réservoirs  du  jardin  de 
Marly  et  dépendances  pendant  les  trois  derniers  quar- 


tiers 1699  (3  p.) 45o++ 

Somme  de  ce  chapitre i856o++ 


JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

1 6 janvier-2 9 novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé â la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  du  jardin  de 

Marly (8p.) 5i3i++i83  9d 

16  janvier-i3  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à 
divers  ouvrages  et  réparations  au  château  et  en  la  dé- 
pendance de  Marly  (46  p.) 149391+  193  4° 

8 février- 5 avril  : à ceux  qui  ont  travaillé  avec  les 
fondeurs  à repasser  et  à graisser  les  robinets  des  con- 
duites des  fontaines  du  bassin  de  la  demi-lune  au  der- 
rière du  château  et  autres  endroits  (5p.)...  5 1 4 ++  10* 
8 février- ier  novembre  : aux  sculpteurs,  marbriers, 
tailleurs  de  pierre,  charpentiers,  menuisiers,  maçons 
en  plâtre  et  autres  ouvriez's  qui  ont  travaillé  tant  à faire 
les  modelles  d’une  Renommée  sur  un  des  piédestaux  du 
bout  du  jardin  et  ceux  des  figures,  groupe  de  chevaux 
et  vases,  qu’à  plusieurs  autres  réparations  en  la  dépen- 
dance du  château  (19  p.) 25917'+  io5 

8 février- 18  octobre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à faire 
la  rocaille  en  partie  de  l’abreuvoir  de  Marly  et  au  mo- 
dèle de  rocaille  à la  grande  cascade  (16  p.) 

85o3++  1 43  6d 

17-31  may  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux  carrières 
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de  Gros-Rouvre  à tirer  de  la  pierre  pour  le  jardin  de 

Marly  (3  p.) i74i*+i3s8d 

17  raay-26  juillet  : à ceux  qui  ont  travaillé  au  Mail 

(3  p.) io38«6s  id 

13  juillet-ier  novembre  : aux  soldats  qui  ont  débardé 
le  bois  des  routtes  nouvellement  persées  dans  le  bois  des 
hauteurs  de  Marly  du  côté  des  réservoirs,  et  autres  ou- 
vrages (4  p.) 2666*+ ios 

12  juillet— a3  aoust  : aux  marbriers  qui  ont  fait  plu- 
sieurs réparations  ( 3 p.) i55**i2s 

26  juiliet-9  aoust:  à ceux  qui  ont  travaillé  aux  routtes 
nouvellement  persées  dans  le  parc  de  Marly  (2  p.).  . . 

tAigtt  ios 

4 octobre- 1e1'  novembre  : aux  tailleurs  de  pierre  qui 

ont  fait  plusieurs  ragrémens  (3p.) 1006**  is  4d 

Aux  maçons  en  plâtre  qui  ont  fait  plusieurs  change- 

mens  (3  p.) .' 2483**i5s2d 

6-18  octobre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  à la  re- 
coupe sur  les  allées  au  pourtour  dud.  châLeau  de  Marly 
(2  p.) io85**  6S 

1 5 novembre  : à ceux  qui  ont  planté  de  la  charmille . 
470**  6’ 

29  novembre-i3  décembre  : à ceux  qui  ont  voituré 
des  perches  de  la  foresl  dans  le  jardin  de  Marly  ( 2 p.) . 

99att 

Somme  de  ce  chapitre . . . 68o65**  i2”iod 

CHÂTEAU  DE  NOISY. 

MAÇONNERIE. 

20  septembre:  à François  Gobin,  maçon,  pour  un 
pied  de  pierre  de  Montesson  qu’il  a fourni  et  posé  sous 
un  cadran  dans  le  jardin  potager  de  Noisy,  contenant 
3 pieds  i/4  de  hauteur,  taillé  avec  architecture,  compris 
le  massif.  45** 

2 3 aoust  : à Pasquier  Laurent,  tailleur  de  pierre, 

pour  avoir  curé  deux  puits  dans  le  chenil  et  dans  le 
potager  de  Noisy 2 6** 

Somme  de  ce  chapitre 71*+ 

COUVERTURE, 

20  septembre  : à la  veuve  Yvon,  couvreur,  pour  ou- 
vrages et  réparations  de  couverture  aud.  château  pen- 
dant Tannée  1698 io4**i456d 

JARDINAGES  ET  TERRASSES. 

16  janvier- 5 avril  : à Thomas  Marville,  terrassier, 
pour  428  sommes  de  fumier  de  cheval  consommé  qu’il 
a livré  dans  le  potager  de  Noisy  (2  p.) i43**  105 


22  mars  : à luy,  pour  transport  de  terre  du  haut 
dud.  potager  dans  les  carrez  du  bas  dud.  potager.  54+* 
g aoust  : à Charles  Amelot,  jardinier,  pour  avoir 
remply  les  ornières  des  routtes  du  parc  de  Noisy.  i5o*+ 
i5  novembre -1 3 décembre  : à Nicolas  Borienne, 
terrassier,  pour  avoir  rempli  toutes  les  rigolles  du  grand 
bois  du  parc  de  Noisy  et  autres  ouvrages  de  terrasse 


(3  p.) 288** 

Somme  de  ce  chapitre 635**  10' 


conduite  de  grais. 

16  janvier -1  5 novembre  : à Denis  Anceau,  fonlainier, 
parfait  payement  de  2720+*  5S  à quoy  monte  le  net- 
toyement  qu’il  a fait  des  deux  grandes  mares  du  parc  de 
Noisy  (7  p.) i52o**5s 

serrurerie. 

i3  décembre  : à René  Laloue,  serrurier,  pour  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a fait  aud.  château  de  Noisy. 
37++  1 25 

OUVRIERS  À JOURNÉES. 

i6janvier-i3  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  au  jardin  potager  de  Noisy 
depuis  le  25  décembre  1698  jusqu’au  i5  décembre 
1699  (n5  p.) 1775**  is8d 

MACHINE  DE  LA  RIVIÈRE  DE  SEYNE. 


MAÇONNERIE. 

16  aoust- 22  novembre  : à Jacques  Mazière,  entre- 
preneur, pour  l’aqueduc  qu’il  a fait  pour  prendre  les 
eaux  des  rigolles  de  Marly  dans  le  réservoir  prez  le  pui- 
sard supérieur  de  la  Machine  (8p.)....  3223**  i6s  8d 

18  janvier-24  may  : à Robert  Dubray,  maçon,  pour 
ouvrages  de  plâtre  qu’il  a fait  à la  fonderie  de  la  Ma- 
chine, aux  forges  et  au  magasin  d’en  haut  (2  p.) 

396**  i45  2d 

26  avril- 6 décembre  : à Silvain  Pebgot,  pour  la 

main  d’œuvre  des  ouvrages  sur  le  grand  éperon  et  répa- 
rations des  murs  de  clôture  et  de  la  Machine  (4  p.  ).  . . 
45g**  1 15  8d 

27  septembre- 8 novembre  : à luy,  pour  les  répara- 

tions qu’il  a fait  aux  murs  du  réservoir  d’ami-coste 
(4  p.) 4i4**i85  4d 

12  avril-5  juillet:  à Denis  Anceau,  fontainier,  pour 
la  conduite  de  grais  de  deux  pouces  qu’il  a faite  et  posée 
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au  regard  du  Jongleur  et  le  long  du  réservoir  de  Lu- 
cienne, pour  donner  de  l’eau  au  régiment  du  Roy  (3p.)  j 
668«  ! 

2 aoust-i5  octobre  : à luy,  sur  la  conduite  de  grais 
qui  doit  conduire  les  eaux  des  rigolles  du  dessus  de  j 
Mari  y jusqu’au  réservoir  prez  la  grande  tour  de  la  Ma- 


chine (7  p.) 2700^ 

Somme  de  ce  chapitre 7863^  0’  iod 


MOILONS  ET  CAILLOUX. 

1“'  février-7  juin  : à Louis  Germain,  pour  le  caillou 
de  meulière  qu’il  a tiré  dans  l’étang  des  Graissets  pour 
la  réparation  des  aqueducs  et  pièces  d’eau  de  la  Machine 

(4  P-) 

ier  février  : à Jean  Simonnet,  pour  4 toises  cube  dud. 

caillou 33tt 

i'r  février- 15  mars  : à Jacques  Bailly,  pour  7 toises 

idem  ( 2 p.) 

ier  février  : à Antoine  Bissonnet,  pour  4 toises  idem. 

33«  | 

ier  mars  : à Jean-Baptiste  Paré,  de  la  Selle,  pour 

4 toises  idem 32^ 

29  mars  : à luy,  pour  la  voiture  de  4 toises  de  caillou 
de  meulière  depuis  l’étang  des  Graissets  jusques  dans 
l’enclos  de  la  Tour,  et  pour  le  tirage  de  3/4  de  toise 

dud.  caillou 53ttios 

i"mars  : à Michel  Pilard,  pour  la  voiture  de  4 toises  | 
1/8  dud.  caillou  depuis  le  fonds  du  dernier  Graisset 

jusques  dans  l’enclos  de  la  Tour 4itt  5S 

10  may  : à Jacques  Lefebvre,  pour  4 toises  cube  de  ; 
caillou  qu’il  a voituré  auxd.  endroits  pour  les  ouvrages  | 
et  réparations  de  maçonnerie  des  pièces  d’eau ...  1 2 

6 décembre  : à luy,  pour  800  1/2  de  moilon  qu’il  a 

fourni  pour  les  îles  de  Groissi 2 55tt 

10  may  : à Claude  Gontier,  pour  3 toises  de  caillou 
qu’il  a voituré  des  Graissets  et  autres  voitures.  ...  45tt 
2/1  may -7  juin:  à Nicolas  Housset,  pour  16  toises 
de  caillou  qu’il  a voituré  du  fond  des  Graissets  dans 

l’enclos  de  la  Tour  (2p.) 160*+ 

24  may  : à Barthélémy  Tillier,  pour  6 toises  cube  de 
caillou  qu’il  a voituré  depuis  l’enclos  de  la  Tour  jus- 
qu’au réservoir  à mi-coste  , pour  les  réparations  des  murs 

54tt 

A Jean  Bellier,  pour  la  voiture  qu’il  a payée  à Hé- 
mard,  marinier  à Rouen,  pour  27  barils  de  rocaille  qu’il 
a voituré  par  eau  depuis  Rouen  jusqu’à  la  Machine,  pour 
les  cascades  du  jardin  de  Marly 82** 

7 juin  : à Louis  Monget,  pour  la  voiture  de  4 toises  ; 


de  caillou  depuis  le  fonds  des  Graissets  jusques  dans 

l’enclos  de  la  Tour 40tt 

5 juillet  : à Nicolas  Bourienne,  pour  1 toise  2/3  cube 
de  caillou  livré  pour  la  réparation  des  murs  du  réser- 
voir de  la  Machine,  y compris  la  voiture..  . 2Ôtt  i3s  4d 
2 5 octobre- 20  décembre  : à Henry  Le  Vaneur,  pour 
2 5oo  de  moilon  qu’il  a fourni  et  rangé  dans  les  digues 

vers  Bezons  (5  p.) 760^ 

e5  octobre  : à Antoine  Hémont,  pour  3oo  de  moilon 
qu’il  a fourni  aux  digues  de  Chalou  et  Croissy. . . . 9 GW 
Somme  de  ce  chapitre 20i2tt8s4d 

CHAUX,  SABLE  ET  PLATRE. 

4 janvier- u5  octobre  : à Barthélémy  Delaroue  , pour 
4 muids  77  futailles  1/2  de  chaux  qu’il  a livrées  pour 
les  réparations  de  la  Machine  (5p.) 4 7 6+t  1 3S 

7 juin  : à luy,  pour  22  septiers  de  ciment  employez 

à réparer  les  enduits  des  cotez  et  plalfonds  des  aqueducs 
de  la  Selle,  de  Bougival  et  de  la  butte,  à 22tt  le  muid , 
et  1 2 futailles  de  chaux  pour  la  construction  et  la  répa- 
ration des  ponceaux  qui  sont  sur  la  rigolle  qui  reçoit 
les  eaux  de  Marly  entre  la  petite  tour  et  le  regard  du 
Jongleur,  et  les  réparations  de  l’aqueduc  de  Béchevet,  à 
28tt  le  muid g6tt  6S  8d 

12  avril:  à Gilles  Juel,  pour  3 muids  6 boisseaux 

de  plâtre  qui  ont  esté  employez  au  regard  du  réservoir 
de  Lucienne,  aux  réparations  des  murs  des  puisards  et  de 
la  Machine,  à i4*t  le  muid 4ett  1 is  8d 

1 3 septembre- 22  novembre  : à Antoine  Hémont, 

pour  996  sommes  de  sable  de  rivière  qu’il  a voituré  et 
livré  à la  Machine  (2p.) 217H  16’ 

Somme  de  ce  chapitre 833tt  7’  8d 

terrasses. 

i3  septembre-6  décembre:  à Claude  Gambon,  pour 
le  gazon  qu’il  a posé  autour  du  réservoir  prez  la  grande 
tour  de  la  Machine , et  les  terres  et  glaises  qu’il  a dé- 
blayées et  remblayées  à l’aqueduc  devant  la  grille  et  au 

réservoir  à mi-côte  (4p.)..... 574^  1 id 

2 aoust- 13  septembre  : à Jean  Loistron  et  Remy 
Janson,  terrassiers,  pour  la  glaise  qu’ils  fournissent  et 
qu’ils  employent  au  plalfonds  du  réservoir,  prez  la  grande 

tour  de  la  Machine  (3p.) 627**  1 5 5 

i3  septembre- 22  novembre  : à eux,  pour  le  conroy 
de  terre  franche  qu’ils  ont  fait  dans  le  réservoir  de  Lu- 
cienne (5p.) 3g3 1 tt  ! * 6d 

8 novembre  : à Nicolas  BorienNe,  pour  les  rigolles 
qu’il  a rallongées  et  nettoyées  pour  l’écoulement  des  eaux 
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sur  l’aqueduc  de  la  bulle  entre  le  puits  d’angle  et  les 


Gressels 59+*  io5 

Somme  de  ce  chapitre 6192*1  7*  5d 


CHARPENTERIE. 

k- 18  janvier  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte, 
charpentier,  parfait  payement  de  1 1 4oott  pour  l’entre- 
tien qu’il  a fait  des  charpentes  et  mouvemens  de  la  Ma- 
chine en  1698  (2p.) 65ott 

1e1  février- 29  mars:  à luy,  pour  les  hois  d’augmen- 
tation qu’il  a fourni  au  corps  de  lad.  Machine  en  1698 

(4  p.) a 355+t 

12  avril-10  may  : à luy,  parfait  payement  de  343gtt 

35  4d  à quoy  montent  les  hois  qu’il  a fournis  et  employez 
au  prolongement  du  rempiètement  des  isles  du  côté  de  la 

rivière  neuve  pendant  1697  et  1698  (3  p.) 

i3o2tt  19’  6d 

2 4 may- 20  décembre  : à luy,  à compte  de  l’entretien 

qu’il  fait  des  charpentes  et  mouvemens  de  la  Machine 
(16  p.) 8ooott 

4 janvier:  à Thaunier,  pour  18  toises  courantes  de 
hois  de  charme  qu’il  a livré  pour  les  houles  de  pistons 

des  corps  de  pompe  de  la  Machine 2i*t 

ier  février  : à André  Boquentin,  pour  200  huches  de 
bois  d’andelle  qu’il  a acheptées  pour  la  fonderie.  35**  1 os 
i5  février  : au  sr  Yaudry,  parfait  payement  de  553** 
1 is  8d  pour  1 58  solives  1/6  de  grand  bois  de  chesne,  de 

36  pieds  de  long,  qu’il  a livré  pour  faire  des  ambrassures 

de  roues 353**  1 is  8d 

2 5 octobre  : à Huot,  pour  5 pièces  de  bois  courbe  de 
chêne,  faisant  36  solives,  qu’il  a livré  pour  idem.  . 344** 
18  janvier:  à Pierre  Poisson,  menuisier,  pour  la 
menuiserie  qu’il  a fait  et  fourni  pour  les  portes  et  croi- 
sées du  bâtiment  neuf  fait  pour  le  logement  des  ouvriers 
à la  journée  du  Roy  pour  la  conduite  de  la  Machine  . . . 
106**  ios 

25  octobre:  à Toussaint  Michel,  tourneur,  pour  les 
boules  de  piston  qu’il  a fourni  pour  les  corps  de  pompe 
des  puisards  de  la  Machine  et  sur  la  rivière  de  Seyne . . 
170*1  17’ 

Somme  de  ce  chapitre 1 3339**  8S  2d 

CUIRS  DE  LIÈGE  ET  AUTRES. 

18  janvier- 8 novembre  : à Pierre  Nollant,  corroyeur, 
pour  douze  cuirs  tannez  qu’il  a livrez  pour  les  clapets  et 
pistons  des  corps  de  pompe  de  la  Machine  (6  p.).  36o** 
18  janvier-27  septembre  : à Claude  Robin,  pour  18 
cuirs  de  vache  qu’il  a livrés  pour  la  réparation  des  joins 
des  bâches  des  puisards  (3p.) 1 8o** 


i5  février -6  décembre  : au  sr  Clerx,  pour  trente-six 
cuirs  forts  et  855  livres  pesant  de  clou  à piston  arrivez 
à la  Machine , et  les  droits  de  sortie  qu’il  a payez  à Guil- 
laume Bleret,  tanneur  à Liège,  y compris  le  change  et 

autres  frais  (3  p.) i64o**  2 5 

iei'  mars  : à la  veuve  Marcille,  de  Sedan,  pour  les 
voitures  de  Liège  à Sedan  et  droits  d’entrée  du  royaume, 
qu’elle  a payez  pour  les  cuirs  et  clouds  qui  sont  venus 
de  Liège  pour  la  Machine,  y compris  100**  de  gratifi- 
cation annuelle  en  considération  des  soins  qu’elle  a pris 
à la  réception  et  envoy  desd.  cuirs  et  clous. . . . 453**  4S 
2 4 may  : à François  Boucault,  pour  la  voiture  qu’il  a 
payée  à la  veuve  Hennese,  pour  douze  cuirs  forts  de 
Liège  pesant  368  livres,  qu’elle  a voiturez  depuis  Sedan 
jusqu’à  Paris,  lesquels  sont  pour  les  pistons  des  corps  de 

pompe  de  la  Machine 28**  i5‘ 

21  juin  : au  sr  Bernard,  pour  douze  cuirs  forts  venus 
de  Liège , y compris  les  droits  de  sortie  et  le  change. . . . 

• 474**  i4’6d 

6 décembre  : à Claude  Montaudoin,  pour  la  voiture 


des  cuirs  et  clous  de  Sedan  à Paris 4i**  1 25 

Somme  de  ce  chapitre 3 1 78*+  7’  6d 


GOUDRON  ET  CORDAGES. 

18  janvier  : à Michel  Daniel,  maître  du  pont  du  Pecq, 
pour  610  livres  pesant  de  vieux  cordages  goudronnez 
qu’d  a employez  à faire  du  calfas  pour  fa  réparation  des 
joins  des  bâches  des  puisards,  et  pour  le  soin  qu’il  a eu 
l’année  dernière  de  rece.voir  les  marchandises  qui  sont 

venues  de  Rouen  pour  la  Machine 67** 

4 janvier:  à Estienne  Langlois,  cordier,  pour  les 
cordages,  seaux,  balais,  lanternes  et  autres  marchan- 
dises qu’il  a fourni  pour  les  équipages  des  puisards  et 
autres  utilités  de  la  Machine  pendant  1 698.  345**  1 25  6d 
icr  mars- 20  décembre:  à Jean  Delaiiogue,  pour  les 
vieux  cordages  goudronnez  qu’il  a livrez  pour  faire  du 
calfas  pour  servir  à réparer  les  joins  des  bâches  des  pui- 


sards (3  p.) 289**  12* 

Somme  de  ce  chapitre 702**  4S  6d 


couverture. 

18  janvier- 20  • décembre  : à Gilles  Charuel,  cou- 
vreur, pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  couvertures  d’ar- 
doise et  de  tuile  des  bâtimens  de  la  Machine  pendant  les 
deux  derniers  quartiers  1698  et  les  trois  premiers  1699 

(5  p.) 625tt 

29  mars  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  couverture  d’ar- 
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doise  et  de  tuile  qu’il  a fait  d’augmentation  en  la  dé- 


pendance de  lad.  Machine  en  1698 e4ott  3S  4d 

Somme  de  ce  chapitre 865*+  3S  4d 

VITRERIE. 


ier  février -20  décembre  : à Paul  Cossette,  pour  les 
ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a fait  à la  Ma- 
chine en  1698  et  1699  (2p.) 1 6 7+t  5d 

serrurerie. 

4 janvier- 1 5 février  : à Philippe  Renault,  serrurier, 
parfait  payement  de  naooH  à quoy  monte  l’entretien 
qu’il  a fait  des  ouvrages  de  forge  et  de  serrurerie  de  la 

Machine  (4  p.) i700tt 

mars- 12  avril  : à luy,  parfait  payement  de 
1862N  2 3 à quoy  montent  les  fers  façonnez  en  boulons 
et  chevilles  barbues  qu’il  a livrées  d’augmentation  dans 
le  fonds  et  à costé  des  coursières  et  aux  charpentes,  et 
rempiètement  des  isles  pendant  l’année  dernière , y com- 
pris 1 61 4 livres  pesant  de  fer  qu’il  a reçeu  du  magasin , 

à iott  le  cent  (4  p.) i7ootti4“ 

26  avril- 1 6 aoust  : à luy,  pour  l’entretien  des  ouvrages 
de  forge  et  de  serrurerie  pendant  les  six  premiers  mois 

1699  (8  p.) 56oott 

6 septembre- 20  décembre  : à luy,  sur  les  fers  qui 

sont  restez  en  provision  (8  p.) 4ooott 

18  janvier  : à Nicolas  Cuqu,  serrurier,  pour  un  cric 
qu’il  a fait  de  neuf  pour  servir  à lever  les  équipages 
dans  les  puisards  et  une  visse  qu’il  a aussi  fait  pour  la 
soupape  de  la  conduite  de  1 8 pouces  du  regard  du 

réservoir  de  Lucienne 6ott 

ier  février-  10  mai  : à la  veuve  Pierre  Noiret,  pour 
serrures,  fiches  à double  nœud,  et  brisures,  doux  à cal- 
feutrer et  à vannes,  qu’elle  a fourni  pour  les  bâtimens 
neufs  delà  Machine  (3  p.) 8o5tt 3S 

15  mars  : à Antoine  Bruslé,  pour  deux  milliers  de 

fer  de  Nivernois  façonné  qu’il  a livré  pour  raccommoder 
les  manivelles  de  la  Machine 22itt 

16  aoust-20  décembre  : à Guillaume  Lamprier,  pour 

la  ferrure  qu’il  a fait  des  boules  de  piston  pour  les  corps 
de  pompe  de  la  Machine  (2  p.) i8itt  17“ 

16  aoust-20  décembre  : à Joseph  Rouiller,  serru- 
rier, sur  l’entretien  des  ouvrages  de  forge  et  de  serrurerie 

de  la  Machine  (io  p.) : a5oott 

Somme  de  ce  chapitre 1 6768^  1 /is 

PLOMBERIE. 

21  juin- 20  décembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
sur  les  tuyaux  de  plomb  qu’il  a fourni  pour  la  conduite 

comptes  des  bâtiments.  — IV. 


de  18  pouces  qui  prend  les  eaux  de  la  petite  tour  pour 
les  conduire  au  réservoir  de  Marly  (bp.) i8oott 

PAVÉ. 

6-20  décembre  : à Imuis  Regnouf,  paveur,  pour  les 
ouvrages  de  pavé  qu’il  a fait  en  la  dépendance  de  la 
Machine  en  1699  (2p.) 5oott 

CHARBON. 

4 janvier-10  may  : à Jean  Gautier,  pour  76  muids 
de  charbon  de  bois  qu’il  a livré  pour  l’entretien  des 
cuivres  et  pour  les  ouvrages  de  la  Machine  (2  p.).  266^ 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

12  juiHet-20  décembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
ayant  l’entretien  des  ouvrages  de  cuivre  de  la  Machine, 
pour  ses  gages  à cause  dud.  entretien  pendant  les  mois 

de  may,  juin,  juillet,  aoust  et  septembre  (2p.) 

583*t  6S  8d 

HUILE  ET  POTS  À BRULER. 

18  janvier  : à François  Renault,  marchand  chande- 
lier, parfait  payement  de  1092^  ios  à quoy  montent  la 
chandelle  et  pots  à brûler  qu’il  a livrez,  pendant  1698, 
pour  éclairer  les  ouvriers  à la  journée  du  Roy  qui  sont 
de  veille  pour  la  garde  de  la  Machine 292^  ios 

26  avril-27  septembre  : à luy,  pour  lescl.  fournitures 
pendant  les  huit  premiers  mois  1699  (2  p.).  . 65ott6d 

ier  mars  : à Jean  Cagneux,  potier  de  terre,  pour  200 
terrines  neuves  qu’il  a livrées  pour  emplir  de  suif,  pour 


servir  à éclairer  lesd.  ouvriers 3ott 

Somme  de  ce  chapitre 972**  io36d 


DIVERSES  DÉPENSES  DE  LA  MACHINE. 

4 janvier  : à Jean  Thevenet,  chirurgien  à Lucienne, 
pour  les  pensemens  et  médicamens  qu’il  a employez  aux 
ouvriers  malades  et  blessez  de  la  Machine.  . . . 53^  ios 
ie'  février  : à Louis  Girou  de  Nanterre,  pour  106 
bottes  de  paille  longue  qu’il  a livrée  pour  réparer  la  gla- 
cière et  autres  besoins  de  la  Machine 32^  i6s 

A Nicolas  Hémont,  pour  journées  employées  à ra- 
commoder  le  batteau  de  la  pièce  d’eau  de  Lucienne.  . . 

1 9S 

i5  février  : à Gaspard  Renault,  pour  la  voiture  de 
555  livres  pesant  de  cuirs  forts  et  clous,  venans  de 
Liège,  depuis  Sedan  jusqu’à  Paris,  et  autres  frais  par  luy 

payez 4ott  is  6d 

29  février  : au  sr  Labbé,  pour  66  creusets  qu’il  a 
acheptez  pour  la  fonderie  de  la  Machine 46tt  8“ 

34 
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12  avril  : à Charles  Larchevesque,  pour  deux  jour- 

nées de  voiture  à quatre  chevaux  qu’il  a employées  à 
voiturer  les  plombs  venus  de  Rouen,  du  port  de  la  Ma- 
chine dans  le  magasin aott 

26  avril  : à Charles  Mesillier,  vannier,  pour  les 

hottes,  corbeilles  et  paniers  à pompe  qu’il  a livrez  en 
1 698 2Ô**  3’ 

16  aoust  : à Pierre  Duval,  pour  avoir  voituré,  du  port 
de  la  Machine  dans  le  magasin,  200  milliers  de  plomb, 
poids  de  Rouen,  et  autres  choses 38**ios 

13  septembre  : à François  Roucault,  pour  la  voiture, 

de  Sedan  à Paris,  de  douze  cuirs  de  Liège  et  3oo  li- 
vres pesant  de  cloud  à piston , pour  les  corps  de  pompe 
de  la  Machine  et  autres  frais Ô2**  7* 

27  septembre  : à Henry  Lefèvre,  pescheur,  pour  la 

pèche  qu’il  a fait  de  35  pièces  de  bois  que  les  grandes 
eaux  avoient  emportées  du  plancher  au-dessous  de  la 
digue  et  du  fond  des  coursières 17**  io‘ 

11  octobre-20  décembre:  à Pierre  Prouvais,  pour 
la  voiture  qu’il  a payée,  depuis  Paris  jusqu’à  la  Ma- 
chine, pour  cinq  grandes  pièces  de  bois  pour  faire  des 
embrasures  de  roue  et  deux  cordes  de  vieux  bois  pour 
fondre  et  dégraisser  le  vieux  plomb  et  plusieurs  autres 
voyages  (2  p.  ) 88**  à5 

2 5 octobre  : à Louis  Le  Grand,  pour  douze  bescheset 
douze  pioches  qu’il  a livrez  pour  les  ouvriers  qui  ont 
travaillé  aux  régallemens  des  terres  et  redressement  des 
fossez  devant  la  grille  de  Mariy 36** 

8 novembre  : à Jean  Padelain  , pour  Ô8  cheminées 
qu’il  a ramonnées  à la  Machine 16**  163 

A Charles  Jumel  , pour  deux  mois  qu’il  a esté  employé 
à l’inspection  des  conrovs  et  à faire  enlever  les  mauvaises 
terres  du  réservoir  de  Lucienne 1 5 o*+ 

22  novembre  : à Louis  Massot,  charon,  pour  échelles, 
brouettes  et  autres  fournitures  qu’il  a fait  au  magasin  de 
la  Machine 8o**  i4s 

A Simphorien  Potier,  pour  un  cent  et  demi  de  bottes 
de  foin  et  dix  gros  fagots  d’herbe,  jettez  devant  les 

vannes  pour  retenir  l’eau 2 à** 

Somme  de  ce  chapitre 727**  8S  6d 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  LA  MACHINE. 

h janvier-20  décembre  : aux  charpentiers,  serruriers 
et  autres  ouvriers  employez  à la  journée  du  Roy  pour 
l’entretien  de  la  Machine,  depuis  le  10  décembre  1698 
jusqu’au  18  décembre  1699  (9^  p-)-  • • • 1 67 A A+t  5S  od 


CHÂTEAU  DE  FONTAINEBLEAU. 


MAÇONNERIE. 

h janvier  : à Mathurin  Hersant,  entrepreneur,  pour 
les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a fait  pour  la  construc- 
tion d’un  cheny  pour  les  chiens  de  la  louveterie  du 
Roy,  au  lieu  de  la  vieille  poste  à Fontainebleau.  1 72**  105 
18  janvier- ier  février  : à luy,  parfait  payement  de 
67 58tt  is  8d  à quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  1698  aud.  château  de 

Fontainebleau  (2  p.) 2 358**  1 3 8d 

10  may-23  aoust  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 

pour  l’année  1699  (h  p.) 2600** 

h janvier-20  décembre  : à Pauly,  maçon,  pour  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a fait  pour  la  construction 
de  deux  écuries  à l’hôtel  d’Ecosse,  pour  les  chevaux  des 

gardes  du  corps  du  Roy,  et  autres  ouvrages  ( U p.  ) 

i83gtt  53 

h janvier  : à Guilminet,  pour  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  pour  la  construction  des  écuries  au 
lieu  de  La  Coudre  pour  les  chevaux  des  gardes  du  corps 

du  Roy 81**  7’  id 

29  octobre-22  novembre  : à Julien  Poinsart,  pour 
les  rochers  de  grais  qu’il  casse  dans  les  routes  de  la 

forest  de  Fontainebleau  (2  p.) 25o** 

A Jacques  Tartaise  , pour  pareil  travail  (2  p.).  i4o+* 
Somme  de  ce  chapitre 7 A A 1 3 s gd 

jardinages  et  terrasses. 

1 0 may-6  septembre  : à Guitton  et  Laglaine  , à compte 
des  labours,  semage  et  fumage  qu’ils  font  aux  onze  par- 
quets des  plaines  des  environs  de  Fontainebleau  (2  p.) 
5 iott 

6 décembre  : à Desbouts,  jardinier,  à compte  de  la 
charmille  qu’il  replante  dans  le  parc  de  Fontainebleau . 
i5o** 

21  juin-6  septembre  : à Nicolas  Martin,  jardinier, 
à compte  des  treillages  qu’il  fait  dans  le  parc  de  Fon- 
tainebleau (2  p.) 60** 

1 1 octobre  : à luy  et  à Vincent,  à compte  des  routtes 

qu’ils  font  dans  la  forest  de  Fontainebleau 100** 

29  octobre- 8 novembre  : à Martin  Vincent,  pour 
les  routtes  qu’il  a fait  dans  lad.  forest  (2  p.).  198**  163 

7 juin -5  juillet  : à Vernet  et  Petit,  terrassiers,  pour- 
la  rigolle  qu’ils  ont  faite  pour  le  deseichement  des  arbres 
le  long  de  l’allée  du  parc  de  Fontainebleau  (2  p.)  122** 

5 juillet-8  novembre  : à Simon,  terrassier,  pour  le 
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nettoyement  des  canaux  proche  la  petite  écurie  du  Roy,  i 

et  autres  ouvrages  dans  le  parc  (4  p.) 5aott  33  6d  I 

Somme  de  ce  chapitre 1 66ott  i g3  6d 

CHARPENTERIE. 

18  janvier-ier  février  : à Bonnaventure  Mortillon, 
charpentier,  parfait  payement  de  i344tt  i53  2d  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  du  château  de  Fontainebleau  en  i6q8  ( 2 p.) 

444 tti5s2d 

7 juin-27  septembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 

pendant  l’année  1699  (2  p.) 4oott 

4 janvier  : à Berrurier,  charpentier,  pour  la  construc- 
tion de  deux  écuries  à l’hôtel  d’Ecosse,  à Fontainebleau 

i5itt  83  4d 

10  may-9  aoust  : à luy,  à compte  des  réparations 
qu’il  fait  aux  palis  de  la  forest  de  Fontainebleau  (2p.) 

200tt 

4 janvier  : à Le  Cocq  , charpentier,  pour  ses  ouvrages 

de  charpenterie  au  lieu  de  La  Coudre io6tt  17* 

ier  février  : à Tiger,  cliaron,  pour  ouvrages  de 

charonnage  qu’il  a fait  en  la  dépendance  du  château  de 


Fontainebleau  en  1698 129^17" 

Somme  de  ce  chapitre i432tt 173  6d 


COUVERTURE. 

1 1 octobre  : à Jacques  Grognet,  couvreur,  à compte 
des  couvertures  qu’il  fait,  outre  son  entretien  . . . i5ott 

MENUISERIE. 

18  janvier-  ter  février  : à Thomas  Scauret,  menuisier, 
parfait  payement  de  552P  33  6dà  quoy  montent  les 
ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a faits  au 
château  de  Fontainebleau  en  1698  (2  p.)  ii2Ôtt33  6d 

10  may-20  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  menuiserie  pendant  l’année  1699  (6  p. ).  . . . 

2800^ 

Somme  de  ce  chapitre 3g24tt  33  6d 

SERRURERIE. 

18  janvier- 1er  février  : à la  veuve  Rossignol,  serru- 
rier, parfait  payement  de  i564tt  iodà  quoy  montent  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’elle  a fait  faire  pendant  l’an- 
née 1698  (2  p.) 664tt  iod 

10  may-20  décembre  : audit  Rossignol,  à compte  de 
ses  ouvrages  de  serrurerie  faits  pendant  l’année  1699 

(3  p.) 8oo« 

i46P  iod 


VITRERIE. 

1er  février  : à la  veuve  Tisserand,  vitrier,  pour  les 
ouvrages  de  vitrerie  qu’elle  a fait  faire,  au  delà  de  son 
entretien , aud.  château  de  Fontainebleau  pendant  l’année 
*698 290^  13 

29  octobre  : à elle,  à compte  de  ses  ouvrages  pendant 
l’année  1699 1 5ott 

Somme  de  ce  chapitre 44otti3 

PEINTURE. 

ier  février  : à Louis  Dubois  , peintre,  pour  les  ouvrages 
de  grosse  peinture  qu’il  a fait  aud.  château  de  Fontai- 


nebleau pendant  l’année  1698 2 35tt  1 63  8d 

20  décembre  : à luy,  à compte  idem  pour  l’année 
1699 ioott 

Somme  de  ce  chapitre 335tt  163  8d 


diverses  dépenses. 

1 er  février  : à La  Tour  , parfai  t payement  de  2 g ott  1 63  6d 
à quoy  monte  le  frottage  des  planchers  faits  dans  les 

apartemens  du  château  en  1698 i4ott  i6s  6d 

23  aoust  : à luy,  à compte  desd.  frottages.  . . . 200tt 
6 septembre  : à Jean  Varisse,  pour  554  cheminées 
qu’il  a ramonnées  dans  le  château  de  Fontainebleau.  . . 

t93tti83 

10  may  : à la  veuve  Lasalle,  à compte  des  graines 
qu’elle  fournit  pour  semer  dans  les  parquets  des  plaines 

des  environs  de  Fontainebleau i65tt 

9 aoust:  aux  habitans  de  Fontainebleau  et  d’Avon, 
pour  261  arpents  7 perches  1/2  de  terres  qu’ils  ont 
ensemencées  aux  environs  de  Fontainebleau  en  1697  et 

recueillies  en  1698 3g i+t  n34d 

6 septembre:  à La  Brie,  pour  le  bled  qu’il  a fourni 
et  porté  pour  la  nouriture  des  perdrix  et  faisans  estans 
dans  les  onze  parquets  des  plaines  des  environs  de  Fon- 
tainebleau  548tt 

8 novembre  : à M.  le  marquis  de  Saint-Hérent,  pour 
ce  qu’il  a payé  pour  la  nourriture  des  perdrix  et  faisans 
des  parquets  des  environs  de  Fontainebleau  pendant 

1699 588++  8S 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 22 27^  i3s  iod 

PAVÉ. 

18  janvier-ier  février:  à Étienne  Marchand,  paveur, 
parfait  payement  de  i2  23tt  4d  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château 
de  Fontainebleau  pendant  1698  (2p.) 523tt  4d 

34. 


Somme  de  ce  chapitre 
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10  may-20  décembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 


pendant  l’année  1699  (4  p.) 9°°tt 

Somme  de  ce  chapitre 1 4 2 3 tt  /i d 


ENTRETENNEMENS  DE  FONTAINEBLEAU. 

4 janvier-8  novembre  : à Rebours,  dit  Labrie,  garde 
des  palis  de  la  forest  de  Fontainebleau,  pour  ses 
gages  des  six  derniers  mois  1698  et  des  neuf  premiers 

l699  (Z|  P-) 37P 

A luy,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (4  p.  ). 

looott 

A luy,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  en 
qualité  de  garde  des  parquets  des  plaines  des  environs 
de  Fontainebleau,  y compris  350^  pour  les  gages  de  ses 

garçons  (4  p.) 876^ 

A Simon,  pour  l’entretien  des  pallis  des  sept  parquets 
des  plaines  des  environs  de  Fontainebleau  pendant  le 

même  temps  (4  p.) i5ott 

A Cousturieb  , pour  l’entretien  de  toutes  les  con- 
duites de  fer  tant  du  dedans  que  du  dehors  du  parc  de 
Fontainebleau  et  des  conduites  de  grais  depuis  Samois 
et  la  Madeleine  jusqu’au  haut  du  pavé  des  Basses-Loges, 
pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (4  p.).  . 5oot+ 
10  may  : à Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien  de  l’hor- 
loge du  château  de  Fontainebleau  pendant  l’année  1698 

ioo1+ 

Au  sr  Saint-Germain, garde-magasin  à Fontainebleau, 

pour  ses  gages  du  premier  quartier  1699 1 1 4tt 

to  may  : à Monplaisir,  soldat  invalide  à Fontaine- 
bleau, pour  ses  gages  du  premier  quartier  1699.  . 90^ 
7 juin-8  novembre  : au  s’  Dervaux,  pour  l’entretien 
et  nettoyement  des  cours  des  Offices,  du  Cheval  blanc, 
des  héronnières  et  autres  endroits  de  Fontainebleau  pen- 
dant le  dernier  quartier  1 698  et  les  trois  premiers  1699 

(2  p.) i99tt 

A Nicolas  Martin,  pour  l’entretien  des  fossez  dud. 


29  mars  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  les  glacières 


de  Fontainebleau 326tt6s3d 

2.3  aoust-27  septembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  au 

rétablissement  du  Mail  (3p.) 626^  ns  2d 

Somme  de  ce  chapitre 4 1 75^  G5  id 


CHATEAU  DE  CHAMBORD. 

MAÇONNERIE. 

22  février  : à Chastelain,  entrepreneur,  parfait  paye- 
ment de  86ott  17’ 6d  à quoy  montent  les  réparations  de 
maçonnerie  qu’il  a fait  aux  murs  du  parc  de  Chambord 

pendant  l’année  1698 t6ott  1 7’  6d 

À luy,  pour,  avec  69*+  i53  4d  déduits  pour  20  tonnes 
cube  de  moelon  et  977  livres  pesant  de  plâtre,  faire  le 
parfait  payement  de  i33itt  qd  à quoy  montent  les  ou- 
vrages et  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  du  château  de  Chambord  pendant  l’année 

dernière  1698 1161^  53  5d 

22  février-3o  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  de  la 
maçonnerie  du  château  et  dépendances  pendant  les  six 
derniers  mois  1698  et  la  présente  année  1699  (5  p.).  . 

3oott 

21  juin-20  décembre:  à luy,  pour  le  rétablissement 
des  brèches  des  murs  du  parc  et  divers  ouvrages  de  ma- 
çonnerie qu’il  a fait  au  château  et  dépendances  (3  p.). . 

5 7 1 85  2d 

19  juillet-20  décembre  : à Coridoux,  terrassier,  pour 
les  terres  qu’il  a fait  porter  sur  les  chaussées  de  la  ca- 

nardière  dud.  château  (3p.) 5i8tt  9’  2'1 

3o  aoust-20  décembre  : à luy,  parfait  payement  de 
07 1 M i4s  1 id  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  au  château  et  dépendances  et  les  répa- 
rations des  murs  du  parc  (2  p.) 962^  i5s  1 id 

Somme  de  ce  chapitre 367  4"^  1 Gs  2a 


château  pendant  le  même  temps  (2  p.) 5oH 

A Simon  Courcelles,  pour  l’entretien  des  cours  de 
l’Ovalle,  des  fontaines  de  la  Reync,  de  la  chapelle  et  de 
la  Conciergerie,  escaliers,  perrons,  passages,  corridors, 
terrasses  et  balcons  dud.  château  , pour  ses  gages  pendant 

le  même  temps  (2  p.) i85tt 

Somme  de  ce  chapitre 3 63  1 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  FONTAINEBLEAU. 

4 janvier-6  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé 
à la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  du  château  de 
Fontainebleau  depuis  le  1 1 décembre  1698  jusqu’au 
5 décembre  1699  (i5  p.) 3322^  8’8! 


CHARPENTERIE. 

22  février  : à la  veuve  Bouret  et  à Dinocheu,  son 
gendre,  parfait  payement  de  5i2tt  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  charpenterie  qu’ils  ont  faits  au  château  et 
dépendances  et  aux  remises  à gibier  en  1698.  . . 4 1 2 
22  février-3o  décembre:  à eux,  pour  l’entretien  de 
la  charpente  du  château  et.  dépendance  et  des  remises  à 
gibier  pendant  les  six  derniers  mois  1698  et  la  présente 

année  1699  (5  p.) 45ott 

21  juin-20  décembre:  à eux,  sür  la  charpenterie  du 

château  et  des  remises  à gibier  (3p.) 843tt  1 s t»'1 

21  juin-19  juillet  : à Faury,  scieur  de  long,  pour  les 
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madriers  qu’il  a débités  pour  les  ponts  à Chambord 


(2  p.) 127^  i/is  6d 

Somme  de  ce  chapitre j 8 3 2 ^ 163 


COUVERTURE. 

22  février:  à Tesnier  et  Lhoste,  couvreurs,  parfait 
payement  de  36oH  pour  l’entretien  des  couvertures  du 
château  et  dépendances  pendant  l’année  1698.  . 180'* 
A eux,  parfait  payement  de  2/19^  i6s  8d,  sous  déduc- 
tion de  iott  i6s  pour  600  d’ardoises,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  couverture  qu’ils  ont  faits  aud.  château  en 

1698  i79tt8d 

10  may-3o  décembre:  à eux,  pour  l’entretien  des 

couvertures  pendant  l’année  1699  ( h p.) 36ott 

19  juillet-a 0 décembre:  à eux,  sur  leurs  ouvrages  de 
couverture  pendant  l’année  1699  (2  p.).  . 1 56^  i33  8d 
22  février:  à Bocquet,  pour  la  couverture  de  chaume 
qu’il  a fait  sur  la  glacière  du  château  en  1698.  67^  1 13 
Somme  de  ce  chapitre gâ3H  55  Ad 

MENUISERIE. 

22  février-3o  décembre  : à la  veuve  Bonnet,  menui- 
sier, pour  l’entretien  de  la  menuiserie  du  château  de 
Chambord  pendant  les  six  derniers  mois  1 698  et  l’année 

1699  (5p.) 210ti 

21  juin-20  décembre  : â Tassin,  menuisier,  pour  ses 
réparations  de  menuiserie  au  château  (2  p.).  2o8H  8S  gd 

22  février  : à Lerond,  menuisier,  parfait  payement 
de  200tt  8S  8d  à quoy  montent  ses  ouvrages  de  menui- 


serie au  château  en  1 (>98 infjtt  8S  8d 

Somme  de  ce  chapitre 52  3tt  1 7’  5d 


serrurerie. 

22  février-3o  décembre  : à Beaujouan,  serrurier,  pour 
l’entretien  de  la  serrurerie  du  château  et  dépendances 
do  Chambord  pendant  les  six  derniers  mois  1698  et 

Tannée  1699  (5  p.) 2 A 7^  ios 

22  février  : à luy,  parfait  payement  de  âo8tt  i7s  âd  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au 
château  de  Chambord  et  dépendances  pendant  l’année 

1 698 a 86+1  9*  iod 

10  may-20  décembre:  à luy,  pour  ses  ouvrages  de 
serrurerie  pendant  Tannée  1699  (3p.)...  76 2H  i6s  7d 
7 juin  : â luy,  pour  la  ferrure  de  six  baraques  faites 
sur  trois  balteaux  qui  ont  voiture  les  daims  pris  dans  le 
parc  de  Chambord,  depuis  Sainl-Dyé  jusqu’à  Saint-Ger- 


main-en-Laye 89*+  6S 

Somme  de  ce  chapitre 1 3 1 6tt  2 3 5d 


VITRERIE. 

22  février-3o  décembre  : à Trinquard,  vitrier,  pour 
Tentrelien  des  vitres  du  château  de  Chambord  pendant 
les  six  derniers  mois  de  Tannée  1698  et  Tannée  1699 

(5  p.) i5o« 

22  février-20  décembre  : à luy,  pour  les  réparations 
de  vitrerie  qu’il  a faites  aud.  château  et  dépendances,  au 

delà  de  son  entretien,  en  1698  et  1699  (2  p.) 

2 1 2tt  t g5  1 od 

20  décembre  : à luy,  pour  ouvrages  de  grosse  pein- 


ture en  1 698 68if  ios  8d 

Somme  de  ce  chapitre â3itt  105  6d 

PAVÉ. 


22  février-3o  décembre  : à Chatelin,  paveur,  pour 
l’entretien  du  pavé  du  château  et  dépendances  de  Cham- 
bord et  pour  le  nettovement  des  herbes  de  la  cour  dud. 
château  pendant  les  six  derniers  mois  1698  et  la  pré- 
sente année  1 699  (5  p.) 30011 

20  décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  pavé  en 

1699,  0ldre  son  entretien i8itt  7*  8d 

Somme  de  ce  chapitre A 8 1 7*  8d 

DIVERSES  DÉPENSES  DE  CHAMBORD. 

22  février-20  décembre  : au  sr  de  Bellefond,  pour 
l’entretien  de  l'horloge  du  château  de  Chambord,  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1698  et  la  présente  année 
•699  (5p.) 75« 

21  juin  : à la  veuve  du  sr  de  Bellefond,  pour  une 

poutre  qui  a esté  employée  aud.  château îoo*1 

22  février  : aux  ouvriers  et  voituriers  qui  ont  travaillé 

pour  remplir  de  glace  la  glacière  dud.  château  pendant 
décembre  1698  et  février  1699 82^16* 

7 juin-3i  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux 
baraques  sur  les  bateaux  et  voituré  les  bois  de  Cham- 
bord à Saint-Dyé  et  qui  ont  fait  des  changements  dans 


l’appartement  du  sr  Chuppin  (2  p.) 286^ 

22  février-20  décembre  : au  sr  Chuppin,  contrôleur, 
pour  les  menues  dépenses  qu’il  a faites  pour  le  service  du 
Boy  à Chambord  en  1698  et  1699  (2  p.)...  92^  8S  qd 


7 juin  : à Guillaume  Guillot,  dit  Ciiopinet,  ioott 
pour  le  batlcau  qui  a mené  les  premiers  daims  qui  ont 
esté  pris  dans  le  parc  de  Chambord,  et  2 5ott  pour  la 
voiture  dud.  batleau  depuis  Saint-Dyé  jusqu’à  Saint- 

Germain-en-Laye 35ott 

A Antoine  Potin,  ioott  pour  le  batteau  qui  a mené 
les  seconds  daims,  n5ott  pour  la  voiture  et  61 H pour  les 
droits  qu’il  a payez  au  canal  d’Orléans h 1 1 H 
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7 juin  : à Pierre  Laurens,  ioo*1  pour  le  batteau  qui 
a amené  les  toiles  de  l’équipage  de  M.  d’Ecquilly,  2 5o** 
pour  la  voiture  dud.  balteau  depuis  Saint-Dyé  jusqu’à 
Meulan-snr-Seine,  et  6 j t+  pour  les  droits  qu’il  a payez  au 

canal  d’Orléans 4iitt 

19  juillet  : à Rigault,  horlogeur,  pour  la  réparation 
qu’il  a faite  à l’horloge  du  château  de  Chambord  et  à la 

pendule  qui  sert  pour  la  reigler git+g5 

A la  veuve  de  Launois,  pour  un  tuyau  de  plomb 
qu’elle  a fourni  pour  mettre  à l’angle  de  la  terrasse, 
près  la  cour  de  la  chapelle,  pesant  364  livres,  à 6S  6d  la 
livre,  et  4os  pour  le  port  d’Orléans  à Saint-Dyé.  î aott  6S 
Somme  de  ce  chapitre.  ...  2017^  195  gd 

CHÂTEAU  DE  MEUDON. 


MAÇONNERIE. 

18  janvier-16  aoust  : à Pierre  Le  Maistre  le  neveu, 
entrepreneur,  sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait 

à Meudon(5p.) 34oo*+ 

29  mars  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  maçonnerie  au 

pont  de  la  cour  du  château 800*+ 

i5  mars  : à Pierre  Levé,  entrepreneur,  à compte  de 

ses  ouvrages  de  maçonnerie 4oo*+ 

29  mars- 20  décembre  : à luy  et  à Blanchard,  à 

compte  de  leurs  ouvrages  (18  p.) 33ooott 

22  novembre  : à Marchand,  pour  avoir  démoli  et  mis 
en  réserve  les  maléreaux  de  l’arcade  qui  éloit  au  bout  de 

l’allée  de  l’Artelon,  à Meudon 36*1 

20  décembre  : à luy,  pour  avoir  démoli  les  deux  bas- 
sins de  lad.  allée  et  enthoisé  le  moulin  qui  en  est  sorti . 

58«  i5* 

Somme  de  ce  chapitre 37694++ i5s 

terrasses  et  jardinages. 

4 janvier- 21  juin  : à Eugène  Blondeau,  terrassier,  sur 
les  ouvrages  de  terre,  sable  et  glaise,  qu’il  fait  en  divers 

endroits  de  Meudon  (6p.) 1600++ 

i5  février  : à luy,  sur  le  transport  des  terres  de 

l’Etoile,  à droite  du  Vertugadin 3oo++ 

a4  may  : à luy,  parfait  payement  de  2832+*  5S  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en  1697  . . 

53 a+t  5S 

2 aoust  : à luy,  pour  avoir  fouillé  et  fait  la  vuidange 
des  caves  de  la  maison  du  jardinier  de  Chaville  et 

transporté  les  terres  aux  champs 3o++ 

l5  février  : à luy  et  Fiat,  fontainier  à Chaville,  pour 
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avoir  rempli  de  glace  les  deux  glacières  de  Meudon  et 

celle  de  Chaville 4i8++  7“ 

4 janvier- 12  avril  : à Laurens  Dolot,  terrassier,  sur 
les  ouvrages  de  terre,  sable  et  glaise,  qu’il  a fait  à Meu- 
don aux  allées  en  patte  d'oye  du  Vertugadin,  et  autres 

ouvrages  (6  p.) 1800++ 

29  mars-21  juin  : à luy,  pour  le  salpêtre  qu’il  a mis 
dans  le  Mail  de  Meudon  en  1699,  y compris  5 toises 
cube  de  salpêtre  fourni  et  mis  en  réserve  auprès  du  Mail 

pour  les  réparations  qui  pourroient  arriver  (6p.) 

6i  18++  i6s 

4 janvier-12  avril  : à Antoine  Chevalier,  jardinier, 
parfait  payement  de  3675+t  1 1 3 à quoy  montent  les 
pierrées  et  autres  ouvrages  qu’il  a fait  au  jardin  de  Meu- 
don, au  delà  de  son  entretien  ordinaire,  pendant  l’année 

1 698  ( 2 p.) a 7 5++  11* 

ier  mars-7  juin  : à luy,  pour  les  bonnes  terres,  sables 
et  gazons,  qu’il  a fait  porter  et  poser  dans  les  allées  et  aux 

environs  du  Vertugadin  (7p.) 1082++  25  3d 

12  avril  : à luy,  parfait  payement  de  1826*+  i55  4d  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en 

1697 226++  i5s  4d 

21  juin-22  novembre  : à luy,  pour  ravines  recomblées 
dans  le  Verlugadin  et  plantation  d’ifs  en  confusion  dans 

les  jardins  bas  de  Meudon  (3  p.) 20i++7s 

21  juin  : à Vincent  ToucuAiin,  jardinier,  pour  les 
ouvrages  par  luy  faits  dans  le  jardin  de  Chaville  au  delà 

de  son  entretien  pendant  l’hyver 356++ 1 4“ 

10  may-7  juin  : à Simon  Loing,  jardinier,  pour  la 
charmille  et  picéas  qu’il  a plantez  et  la  recoupe  qu’il  a 
mise  au  cabinet  de  Montafilan , dans  le  jardin  de  Meudon 

207*+  i8s 

7 juin-22  novembre  : à luy,  pour  les  rapports  de 
sable  et  bonnes  terres  et  de  la  graine  semée  sur  icelles 
dans  les  allées  du  parc  de  Meudon  du  costé  de  la 
chaussée  de  Vilbon,  et  réparations  des  ravines  et  du 

gazon  (2  p.) 160++  4! 

4 janvier- 21  juin  : à André  Boisselet,  jardinier,  à 
compte  des  plants  qu’il  fait  à Meudon,  aux  allées  et 

étoile  du  Vertugadin  (5  p.) io5o++ 

10  may  : à luy,  pour  transport  do  terre  dans  le  parc 
de  Meudon 200++ 

10  may-7  jl1+n  : à Eustache  Ragon,  jardinier,  pour 

le  labour  qu’il  a fait  à la  charmille  et  allées  des  commu- 
nications et  de  la  recoupe  qu’il  a fait  mettre  au  bout 
d’icelles  (2p.)., 2 54++  i3s4d 

1 1 octobre  : à luy,  pour  avoir  rétabli  quelques  ravines 
dans  son  entretien  et  y avoir  planté  les  ifs.  . . . 23++  5‘ 

6 décembre  :à  François  Ragon,  pour  3 toises  cube  1/6 
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de  terreau  de  couche  qu’il  a fourni  devant  le  château  sur 
le  parterre  en  face,  et  la  terre  neuve  qu’il  a portée 

pour  regarnir  et  replanter  les  arbres 77**  ios 

99  mars-8  novembre  : à Pierre  Renard,  jardinier, 
pour  90  sommes  de  fumier  pour  les  arbres  nouvellement 
plantez,  avoir  fait  mettre  des  recoupes  dans  la  rampe  du 
parterre  du  Globe,  et  divers  ouvrages  de  terrasse  et  de 
jardinage  qu’il  a fait  à Meudon  en  1 698  et  1 699  ( 4 p.) 

i85«43 

6 décembre  : à des  Moulins  et  Baron,  terrassiers, 
pour  le  terrau  de  couche  qu’ils  ont  fourni  et  voituré  de 
Paris  à Meudon  pour  le  parterre  devant  lechâteau.  2o8tt 
4 janvier-6  décembre  : à Jacqües  Thuret,  jardinier, 
pour  les  ravines  et  rigoles  qu’il  a rétablies  dans  le  parc 
de  Chaville  le  long  de  l’allée  Royalle  et  autres  ouvrages 

faits  en  1698  et  1699  (4  p.) îSS^io’d11 

21  juin  : à Fiat,  fontainier  à Chaville,  à compte  des 
réparations  qu’il  a fait  aux  étangs  de  Chaville.  . . ioott 
1er  février  : au  sr  Pottier,  pour  288  perches  de  bois 
de  chàteignier  qu’il  a livrez  pour  les  ormes  de  l’allée  de 
la  Bertisette  et  de  l’allée  royalle  de  Chaville. . . . 86tt  83 
29  mars-6  décembre:  à La  Tronce,  pour  les  terres 
qu’il  a transportées  pour  appuyer  la  chaussée  do  pavé  qui 
descend  à l’étang  de  Vilbon,  et  autres  ouvrages  de  con- 

roy  qu’il  a fait  à Meudon  (4p.) 337+*  1 1 3 8d 

10  may-22  novembre  : à luy,  pour  les  couroys  qu’il 
a fait  aux  bassins  des  fontaines  de  Meudon  et  autres  ou- 
vrages dans  le  parc  (7p.)..., 8 1 4tt  1 8 

11-25  octobre  : à luy,  pour  avoir  mené  la  recoupe  de 
l’avant-cour  dans  l’allée  du  parterre  en  terrasse,  et  autres 

ouvrages  (2  p.). 2 33tt  i3s  6d 

20  décembre:  à luy,  pour  la  fouille  et  vuidange  des 
terres  du  bassin  nouveau  dans  l’allée  de  l’Artelon  dud. 

parc 65tt  ios 

2 5 octobre  : à Pierre,  pour  avoir  dressé  et  battu  en 
recoupe  l’allée  en  terrasse  du  parterre  de  Meudon.  4 a1* 
8 novembre  : à Chevillard,  fontainier,  pour  les  ré- 
parations extraordinaires  qu’il  a faites  aux  fontaines  et 
autres  endroits  à Meudon,  outre  son  entretien  ...  22^ 
18  janvier- 10  mai  : à Je  in  Bouré,  dit  des  Moulins, 
voiturier,  parfait  payement  de  1 2 3 1 1+  48  a'1  à quoy  mon- 
tent les  fournitures  de  crottin  de  mouton,  terres  et  ter- 
reaux de  couche  qu’il  a fait  en  1698  (6  p.).  1081 N 48  2d 
1er  février- 5 juillet  : à luy,  sur  les  terres  qu’il 
transporte  pour  remplir  le  trou  à côté  du  grand  chemin 

proche  les  Capucins  de  Meudon  (3p.) 498** 

12  avril  : à luy,  pour  le  déblay  des  terres  du  quin- 
conge des  maronniers  et  autres  ouvrages.  . . 67^  i5s6d 
Somme  de  ce  chapitre i88ooH6s3d 


CONDUITES  DE  FER  ET  DE  GRAIS. 

1er  mars  : à Louis-François  Polard,  pour  le  bloc  qu’il 

a achepté  pour  les  cascades  de  Meudon i38tt  1 5 8 

12  avril- 5 juillet  : à luy,  pour  les  nouvelles  rigolles 
qu’il  fait  dans  le  parc  de  Meudon  et  dans  la  plaine  de 
Vélisy  (2  p.) 3oott 

1 0 may-8  novembre  : à luy,  pour  ses  gages  des  trois 

premiers  quartiers  1699,  à cause  de  l’entretien  qu’il  a 
de  toutes  les  conduites  des  fontaines  de  Meudon,  tant 
dedans  que  dehors  le  parc  (3  p.) 2a5ott 

2 aousl  : à luy,  pour  l’entretien  des  rigolles  qui 

servent  à conduire  et  à amasser  les  eaux  des  étangs  de 
Meudon,  pour  les  six  premiers  mois  1699 i5ott 

Somme  de  ce  chapitre 2838tt  i58 

CHARPENTERIE. 

21  juin  -16  aoust  : à Jean  Mallet,  charpentier,  à 
compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  à Meu- 
don (3  p.) 45oott 

COUVERTURE. 

4 janvier  : à Jacques  Le  Long,  couvreur,  à compte 
des  entretiens  des  couvertures  de  Meudon  et  dépen- 
dances pendant  le  dernier  quartier  1698 i25tt 

18  janvier:  à luy,  sur  l’entretien  des  couvertures  de 
Chaville  et  dépendances  pendant  les  trois  derniers  mois 

1698 1 5 oH 

10  may-22  novembre  : à luy,  sur  les  couvertures  de 
thuile  et  d’ardoise  qu’il  a fait  dans  les  dépendances  de 
Meudon  et  Chaville  au  delà  de  son  entretien  (5p.)... 

iSoott 

Somme  de  ce  chapitre 2075H 

MENUISERIE. 

18  janvier- 11  octobre  : à Louis  Nivet,  menuisier, 
pour  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à Meudon 

en  1698  pour  la  chambre  de  Monseigneur  (10  p.) 

46oott 

i5  mars -11  octobre  : à Antoine  Rivet,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fmt  pour  le  cabinet 
et  le  sallon  de  l’apartement  de  Monseigneur,  à Meudon 

(11p.) 94ooN 

i5  lévrier- 7 juin  : à Denelle,  menuisier,  pour  les 
| caisses  d’assemblage  qu’il  a faites  pour  l’orangerie  de 

Meudon  et  Chaville  (3p.)., 1 i44tt 

2 aousl-20  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 

| vrages  de  menuiserie  (3  p.) 4oooN 

29  mars-6  décembre  : à Cartel,  menuisier,  sur  les 


COMPTES  DES  BATIMENTS  DU  ROI. 


5/4  3 

ouvrages  el  réparations  de  menuiserie  qu’il  a fait  au 
château  de  Meudon  pendant  la  présente  année  (1  1 p.). 

1098*+  8S  7e1 

4 janvier-20  décembre  : à Tarnot,  menuisier,  poul- 
ies ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a fait  à 
Meudon,  Chaville  et  Vilbon  depuis  le  mois  de  décembre 

1698  (12  p.) 1 0 A 8t+  6S  8d 

i5  fcvrier-7  juin  : à luy,  pour  les  caisses  qu’il  a fait 

pour  l’orangerie  de  Meudon  (4  p.) 62 111 

1e1'  mars-i 9 juillet  : à luy,  pour  l’entretien  des  cha- 
loupes de  Meudon  pendant  les  six  derniers  mois  1698 

et  les  six  premiers  1699  (2  p.) 75tt 

Somme  de  ce  chapitre 2i986tt7s3d 

SERRURERIE. 

18  janvier-20  décembre  : à Pierre  Roger,  serrurier, 
sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  à Meudon  de- 
puis le  mois  d’octobre  1698  (10  p.) 2700^ 

4 janvier:  à Alexis  Fondrin,  serrurier,  pour  l’aug- 
mentation par  luy  faite  au  rehaussement  des  armatures 

de  vases  des  cascades  de  Meudon 8ott 

37  septembre  : à luy,  sur  un  balcon  de  fer  qu’il  fait 

pour  le  château 1 5ott 

25  octobre  : à luy  et  Caffin,  pour  rempe  de  fer  idem. 

4oott 

10  may-8  novembre:  à Godignon,  serrurier,  pour  la 
ferrure  qu’il  a fait  pour  les  caisses  de  l’orangerie  de 

Meudon  (3  p.) 1070*+  8S  9'* 

U janvier  : à Adrien  Gaillard,  serrurier,  parfait 
payement  de  52itt  12“  pour  ouvrages  et  réparations  de 
serrurerie  qu’il  a fait  à Chaville  en  1698..  . 271^  136 
27  septembre- 6 décembre  : à luy,  à compte  de  ses 
ouvrages  et  réparations  de  serrurerie  à Meudon  et  Cha- 

ville  (3p.) 32ott 

39  mars- 5 juillet  : à Thomas  Valleren,  serrurier,  à 
compte  de  la  porte  de  fer  qu’il  fait  pour  la  cour  du 

château  de  Meudon  (3p.) 900^ 

2 5 octobre  : à Depuis,  serrurier,  pour  ses  ouvrages  de 
serrurerie  extraordinaire  à Meudon i6tt  185 

Somme  de  ce  chapitre 5908^  1 8S  9d 

VITRERIE. 

4 janvier:  à Pougeois,  vitrier,  parfait  payement  de 
io38tt  4S  8d  pour  ses  ouvrages  de  vitrerie  à Meudon  et 

Chaville  pendant  le  3e  quartier  1698 a38tt  45  8d 

ier  mars-  21  juin  : à luy,  sur  lesd.  ouvrages  de  vitrerie 
pendant  le  dernier  quartier  1698  (2  p.)..  A 9 Att  2S  nd 
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16  aoust-22  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages à Meudon  et  Chaville  en  1699  (3p.)...  1 ioott 

Somme  de  ce  chapitre i832tt  7“ 

PLOMBERIE. 

3o  aoust  : à Jacques  Lucas,  plombier,  sur  ses  ouvrages 
de  plomberie  au  château  de  Meudon 3oott 

PAVÉ. 

3o  aoust- 27  septembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 
sur  ses  ouvrages  de  pavé  à l’avant-cour  du  château  de 
Meudon  (3  p.) 1800^ 

OUVRAGES  DE  BRONZE. 

ier  février  - ier  mars  : à Lochon,  ébéniste  et  fondeur, 
pour  la  dorure  de  serrures  et  autres  ouvrages  qu’il  a 

faits  à Meudon  en  1698  (2p.) 4oott 

i5  mars- 20  décembre  : à luy,  sur  la  ferrure  de 
bronze  doré  qu’il  fait  pour  l’apartement  de  Monseigneur 

(8  p.) 5ioott 

Somme  de  ce  chapitre 55oott 

peinture. 

ier  février:  au  sr  Paillet,  peintre,  pour  la  dépense 
cpi’il  a faite  pour  faire  transporter  des  tableaux  du  Roy  de 
Versailles  à Meudon  et  de  Meudon  à Paris  et  à Versailles 

219I* 

18  janvier- 27  septembre  : à Estienne  Bourgault, 

peintre,  à compte  des  grosses  peintures  qu’il  fait  au  Mail 

et  au  château  de  Meudon  (4  p.) i4oott 

22  février- 27  septembre  : à Claude  Audran,  peintre, 
sur  la  peinture  qu’il  fait  au  platfonds  de  la  garde-robe 
et  de  la  chambre  de  Monseigneur,  à Meudon  (9  p.)..  • 
6900^ 

Somme  de  ce  chapitre 8 5 1 9++ 

DORURE. 

4 janvier -10  may  : à Ciioulier,  doreur,  à compte  des 
ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  à Meudon  (4  p.).  i3oott 
13  avril-i3  septembre  :à  Guillaume  Desauzières, 
doreur,  parfait  payement  de  4096^10’ 8d,  y compris 
28  milliers  d’or  du  magasin,  à 52tt  le  millier,  pour  ses 
ouvrages  de  dorure  au  château  et  dans  l’apartement  de 

Monseigneur,  à Meudon  (4  p.) 2Ô4ott  105  8d 

27  septembre- 25  octobre  : à luy,  à compte  des  ou- 
vrages de  dorure  qu’il  fait  aud.  Meudon  (3  p.).  4700^ 
Somme  de  ce  chapitre. . . . 864 ott  105  8d 


ANNÉE  1690.  — CHÂTEAU  DE  MEUDON. 
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SCULPTURE. 

2-3o  aoust:  à Mazeline  et  Cornu,  sculpteurs,  sur 
leurs  ouvrages  au  timpan  du  fronton  et  autres  endroils 


de  la  façade  du  bâtiment  neuf  (a  p.) 8oo++ 

18  janvier- ai  juin  : à Goupil,  sculpteur,  sur  la 
sculpture  de  deux  bordures  qu’il  a fait  pour  les  glaces 
du  cabinet  du  Roy  (2p.) 388++ 


8 novembre  : à luy  et  Taupin  , pour  avoir  réparé  sur 
le  blanc  les  sculptures  en  bois  de  l’antichambre  et  du 
sallon  de  l’appartement  de  Monseigneur  et  autres  appar- 
tements du  château  de  Meudon 1086++ 

22  novembre  : à Carlier,  sculpteur,  pour  avoir  réparé 
sur  le  blanc  la  corniche  du  sallon  de  l’aparlement  de 

Monseigneur i3o++ 

18  janvier-21  juin  : à La  Lande,  sculpteur,  parfait 
payement  de  io38++  pour  173  pieds  de  bordures  qu’il 
a sculptées  pour  les  glaces  du  cabinet  du  Roy,  au  château 
de  Meudon,  à 5++  le  pied,  en  1698  et  1699  (4  p.)  838+t 
i3  septembre -11  octobre  : à luy,  pour  la  bordure 
qu’il  fait  pour  le  trumeau  de  la  chambre  du  Roy  (2  p.). 

2l5++ 

4 janvier- 5 juillet  : à Hardy,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  3 1 8 1 ++  103  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
rocailles  qu’il  a fait  au  Vertugadin  et  aux  cascades  de 

Meudon  (5p.) 85 1++  io” 

18  janvier  : à luy,  pour  son  remboursement  des 

avances  qu’il  a fait  pour  lesd.  rocailles 1 2 3++  ios 

ier  février:  à luy,  pour  1200  godefiches  pour  finir 

lesd.  rocailles 5/(tt 

ier  février- 5 juillet  : à luy,  pour  les  ornemens  de 
sculpture  en  plâtre  de  la  corniche  de  la  chambre  à cou- 
cher de  Monseigneur  (3  p. ) 507+t  ios 

1"  février:  à luy,  pour  les  4 groupes  de  roseaux  de 
plomb  qu’il  a fait  pour  les  rocailles  de  Meudon  et  le 
bénitier  de  marbre  blanc  qu’il  a fourni  pour  la  chapelle 

dud.  lieu 3i6tt 

2-3o  aoust  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de  sculp- 
ture qu’il  fait  dans  l’antichambre  de  Monseigneur  (2p.) 

. 800+t 

8 novembre  : à luy,  pour  avoir  réparé  sur  le  blanc  la 
corniche  de  la  chambre  du  Roy,  et  autres  ouvrages  .... 

207++  12“ 

29  mars- 21  juin  : à Bellan,  sculpteur,  pour  la 
sculpture  de  60  pieds  de  bordures  qui  enferment  les 


glaces  du  cabinet  du  Roy,  à Meudon  (2  p.) 360++ 

A de  Goullons,  sculpteur,  sur  la  sculpture  qu’il  a fait 
aux  bordures  qui  renferment  les  glaces  du  cabinet  du 
R°y  (9  P-) 33o++ 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


12  avril- 1 1 octobre  : à luy  et  Taupin,  sur  leurs  ou- 

vrages à réparer  sur  le  blanc  les  sculptures  de  l’aparle- 
ment de  Monseigneur,  à Meudon  (7  p.) 5192+* 

3o  aoust  : à Lespingola,  sur  la  sculpture  en  plâtre 
qu’il  fait  à la  corniche  du  salon  du  château  de  Meudon 

5oott 

27  septembre  : à Desjardins,  sculpteur,  à compte  des 
ouvrages  de  bronze  qu’il  fait  pour  les  cheminées  de 
l’antichambre  de  Monseigneur,  à Meudon 3oo++ 

Somme  de  ce  chapitre 129991+  2S 

marbrerie. 

29  mars- 27  septembre:  à Pierre  Lisqui,  marbrier, 
sur  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  au  château  de 

Meudon  (3  p.) g00tt 

29  mars  : à François  Deschamps,  marbrier,  pour  la 
cheminée  de  la  chambre  de  Monseigneur,  à Meudon..  . 

5oo++ 

29  mars- 5 juillet:  à Dezaigres,  marbrier,  à compte 
de  la  cheminée  du  cabinet  de  Monseigneur,  à Meudon 
(2  P-) 700++ 

13  septembre-i  1 octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 

vrages à l’antichambre  de  Monseigneur,  à Meudon 
(2P-) 5oo++ 

i3  septembre  : à Claude  Tarlay,  à compte  de  la  che- 
minée de  marbre  qu’il  fait  pour  le  cabinet  de  Mme  de 
Maintenon  , à Meudon j Q0+t 

Somme  de  ce  chapitre 2420++ 

ENTRETENNEMENS  DE  MEUDON  ET  CHAVILLE. 

4 janvier-i61  février  : à François  Ragon,  jardinier, 
parfait  payement  de  6000++ pour  l’entretien  des  jardins 
potagers  de  Meudon  pendant  i697  eti6g8(3p.).... 

5oo++ 

26  avril- 25  octobre  : à luy,  pour  îed.  entretien  pen- 
dant les  trois  premiers  quartiers  1699  (3  p.). . . 225o++ 

4 janvier-i"  février  : à Julien  Chevillard,  fontainier, 
parfait  payement  de  i3oo++  pour  l’entretien  des  fontaines 

pendant  l’année  1698  (2  p.) âoo+t 

1 mars  : a luy,  pour  le  loyer  de  son  logement  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1698 60++ 

26  avril- 2 5 octobre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
fontaines  pendant  les  trois  premiers  quartiers  1699,  y 

compris  1 5o++  d’augmentation  (4  p.) 900++ 

4 janvier-ier  février  : à Valentin  Lopin,  garde  des 
moulins  de  Meudon,  parfait  payement  de  1725++  pour 
ses  entretiens  pendant  1698,  y compris  2 25++  pour 
quatre  mois  1/2  de  ses  gages  comme  garçon  fontainier, 
à 6oo++  par  an  (2  p.) j 1 7 5+t 

35 
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96  avril -25  octobre  : à luy,  pour  ses  gages  pendant 

les  trois  premiers  quartiers  1699  (3  p.) i575tt 

4 janvier- 8 novembre  : à la  mère  Besnard,  pour  le 
netloyement  des  cours  du  château  pendant  le  dernier 
quartier  1698  et  les  trois  premiers  1699  (4p.)..  3oott 
A Gaspard  Muzard,  garçon  fontainier,  pour  ses  gages 

pendant  le  même  temps  (4  p.) 4oott 

4 janvier  : à Jean  Fiat,  autre  garçon  fontainier,  par- 
fait payement  de  2 5ott  pour  ses  gages  depuis  le  i5  may 
jusqu’au  dernier  décembre  1698,  à raison  de  4oott  par 

an 9°tt 

26  avril -25  octobre  : à luy,  pour  ses  gages  des  trois 

premiers  quartiers  1699  (3p.) 3oott 

4 janvier- 2 5 octobre  : à Antoine  Haute-Campagne, 
autre,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier  1698  et  des 

trois  premiers  1699  (4p.) 4oott 

A Antoine  Prévost,  pour  avoir  pris  les  taupes  dans 
les  jardins  de  Meudon  et  de  Chaville  pendant  le  dernier 
quartier  1698  et  les  trois  premiers  1699(4  p.). . 36oH 
4 janvier- 6 décembre  : à la  veuve  Puteaux,  pour  le 
loyer  de  sa  maison  sçize  à Meudon,  occupée  par  des 
employez  aux  bâtiments,  pendant  les  deux  derniers  quar- 
tiers 1698  et  les  trois  premiers  1699  (3  p.).. . • 625tt 
4 janvier-i*r  février  i à Louis  Fiat,  fontainier  a Cha- 
ville,  parfait  payement  de  36oott  pour  ses  gages  et  en- 
tretien des  fontaines  pendant  les  années  1697  et  1698 

(2  p.) 45ott 

26  avril- 25  octobre  : à luy,  pour  ses  gages  et  entre- 
tiens pendant  les  trois  premiers  quartiers  1699  (3  p.). 
i35oti 

4 janvier-ier  février  : à André  Boisselet,  jardinier, 
parfait  payement  de  ioooH  à quoy  monte  l’entretien  du 
parc  d’Ursine  pendant  l’année  1698  (2p.)....  280^ 
26  avril -25  octobre  : à luy,  pour  led.  entretien  pen- 
dant les  trois  premiers  quartiers  1699  (3p.)...  75ott 
4 janvier- 8 novembre  : à Florent  Beaugendre,  pour 
ses  gages  du  dernier  quartier  1698  et  des  trois  pre- 
miers 1 699 , pour  l’entretien  et  nettoyement  des  cours  du 

château  de  Chaville  (4  p.). . îoo^ 

18  janvier-  1S  février  : à Pierre  Bénard,  parfait 
payement  de  38ooH  pour  l’entretien  des  parterres  et 
orangeries  de  Meudon  pendant  l’année  1698  (2  p.).  . . 

. 11  oott 

26  avril -25  octobre  : à luy,  pour  lesd.  entretiens 
pendant  les  trois  premiers  quartiers  1699  (3  p.).  2850^ 
18  janvier- 1 5 février  : à Antoine  Chevalier,  parfait 
payement  de  a5oott  pour  l’entretien  des  jardins  bas,  du 
Verbugadin  et  de  l’allée  en  face  du  château  depuis  la 


grille  d’eau  jusqu’au  mur  de  clôture  du  parc,  pendant 

1698  (2  p.) 700^ 

26  avril- 25  octobre  : à luy,  pour  lesd.  entretiens 
pendant  les  trois  premiers  quartiers  1699  (3  p.).  2475N 
18  janvier- 1 5 février:  à Simon  Loing,  parfait  paye- 
ment de  2000^  pour  l’entretien  des  jardins  hauts  et  de 
l’avenue  en  face  du  château  de  Meudon  pendant  l’année 

1698  (2  p.) 65ott 

26  avril- 2 5 octobre  : à luy,  pour  lesd.  entretiens 
pendant  les  trois  premiers  quartiers  1699(3  p.).  i5oott 
18  janvier- 1 5 février  : à Eustache  Bagon,  parfait 
payement  de  1200^  pour  l’entretien  des  petites  routtes 
des  jardins  hauts,  de  la  petite  rivière,  delà  petite  étoile, 
de  l’avant-cour,  salle  des  maronniers  et  fossez  du  châ- 
teau de  Meudon  pendant  l’année  1698  (2  p.).  . . 3gott 
26  avril- 25  octobre  : à luy,  pour  lesd.  entretiens 
pendant  les  trois  premiers  quartiers  1699  (3  p.).  900tt 
18  janvier- 1 5 février  : à Vincent  Touchard,  parfait 
payement  de  2700^  pour  l’entretien  des  jardins  et  oran- 
gerie de  Chaville  pendant  l’année  1698  (2  p.).  . 900^ 
26  avril- 25  octobre  : à luy,  pour  lesd.  entretiens 

pendant  les  trois  premiers  quartiers  1699  (3p.) 

2025tt 

18  janvier- 1 5 février  : à Jacques  Thuret,  parfait 
payement  de  900**  pour  l’entretien  du  parc  de  Chaville 

et  jardin  de  Gaillon  (2p.) • 270^ 

26  avril-25  octobre:  à luy,  pour  led.  entretien  pen- 
dant les  trois  premiers  quartiers  1699  (3p.)....  675N 
ier  mars  : au  sr  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien  de 

l’horloge  de  Meudon  pendant  l’année  1698 4ott 

Somme  de  ce  chapitre 26740*+ 

DIVERSES  DÉPENSES  DE  MEUDON  ET  CHAVILLE. 

18  janvier  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  à Meudon  pendant  l’année 

1698 44tt  i5’ 

i5  février  : à Prieur,  cliaron,  pour  les  ouvrages  de 

charonnage  qu’il  a fait  à Meudon 4 9*+  10’ 

A Rousseau,  cordier,  pour  les  cordages  qu’il  a four- 
nis. . 9att 

i5  mars  : à Pierres,  pour  avoir  réparé  les  playes  de 
160  arbres  qui  ont  esté  élaguez  dans  les  deux  allées 
qui  vont  à l’étang  de  Chalais  à Meudon,  à 3S  pièce.  2 4*+ 
29  mars  : à Gibon,  épinglier,  pour  182  pieds  de  fil 
de  fer  qu’il  a fourni  pour  les  portes  du  château  de  Cha- 
ville  45^  i3!  4a 

12  avril  : à Boitel,  marchand,  pour  avoir  fourni  et 
voituré  des  planches  de  balteau  et  autres  bois  pour  faire 
; les  écliafaux  dans  le  château  de  Meudon 259^  8 
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ANNÉE  1699.  — GAGES  PAYÉS  PAR  ORDONNANCES. 


2 4 may  : à luy,  pour  idem , pour  faire  les  barrières 
pour  empêcher  que  les  ouvriers  n’aillent  dans  les  cours 

et  jardins  de  Meudon giytt 

2 4 may -22  novembre  : au  s1  Labbè,  pour  son  rem- 
boursement de  la  dépense  qu’il  a faite  pour  les  Bàtimens, 

à Meudon  (2p.) 127*111“ 

2 4 may  : au  sr  Perrault  le  jeune,  expert  des  Bàti- 
mens, pour  ses  vacations  au  toisé  et  vérifications  des 

ouvrages  de  Meudon ià6tt 

2 4 may  : à Lory,  horlogeur,  pour  les  réparations 
qu’il  a fait  à l’horloge  du  château  de  Meudon,  au  delà 
de  son  entretien,  en  1698  et  1699 87**  10“ 

7 juin  : aux  nommez  Pierre,  pour  avoir  regallé l’allée 

du  long  de  l’étang  des  Fonceaux,  rempli  et  recomblé 
les  ornières  avec  des  gravois 45*1 

A Valentin  Lopin,  pour  six  machines  qu’il  a faites  et 
fournies  sur  les  cheminées  du  château  de  Meudon  pour 

empêcher  la  fumée 1 77tt  1 4S 

A Jumelle,  pour  ouvrage  de  fil  de  fer  qu’il  a fourni 

pour  le  château  de  Meudon g5H  5S 

5 juillet  : aux  nommez  Pierre,  pour  les  défriche- 
mens  et  gazonnages  qu’ils  ont  faits  dans  le  parc  de  Meu- 
don, en  1698 âott  i8J 

18  septembre  : à Poisson,  pour  les  perches  qu’il  a 
fourni  pendant  l’hyver  dernier  pour  redresser  les  ma- 
ronuiers  dans  les  étoilles  du  Vertugadin,  dans  le  parc  de 

Meudon i38*ti5‘ 

1 1 octobre  : à Le  Bogueux,  pour  les  chevrons  de  sa- 
pin qu’il  a fourni  pour  les  échafaudages,  au  château  de 
Meudon 10s 

8 novembre  : à Jean  Varisse,  pour  ramonnage  de  che- 


minées à Meudon 56tt  19“ 

Somme  de  ce  chapitre 1602II  gs  4d 


JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  MEUDON  ET  CIIAVILLE. 

4 janvier- 20  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  au  château  de  Meudon  de- 
puis le  i5  décembre  1698  jusqu’au  19  décembre  1699 
( 36  p.) 3635«  j g3  8d 

RIVIÈRE  D’EURE. 


DIVERSES  DÉPENSES. 

24  may  : à Louis  Berranger  et  autres,  pour  menues 


dépenses  faites  sous  le  sr  Pigoreau,  sur  les  lignes  de  la 

rivière  d’Eure 290H  4' 

5 juillet  : à la  veuve  Maximilien  Racine  et  autres,  pour 
menues  dépenses  faites  idem 270**  10* 

Somme  de  ce  chapitre 56ott  i4“ 


APOINTEMENS  D’EMPLOYEZ  À LA  RIVIERE  D’EURE. 

4 janvier- 2 2 février  : au  sr  Houry,  chargé  de  la  di- 
rection des  travaux  de  l’aqueduc  de  lad.  rivière,  pour 
ses  apointemens  des  mois  de  novembre  et  décembre 

1698  et  janvier  1699  (3  P-) 37511 

Au  sr  Delagrange,  chargé  de  la  garde  des  matéreaux 

et  équipages  du  sr  Le  Maistre,  entrepreneur  de  la  ma- 
çonnerie de  l’aqueduc  de  Maintenon,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (2  p.) i5o*l 

4 janvier- 7 juin  : à Le  Grain,  éclusier  de  lad.  ri- 

vière, pour  les  deux  derniers  mois  1698  et  les  quatre 
premiers  1699  (4  p.) 181II 

3 may -4  octobre  : au  sr  Pigoreau,  chargé  de  la  di- 
rection du  sr  Houry,  pour  ses  apointemens  des  mois  de 
février  et  mars  et  des  deuxième  et  troisième  quartiers 

1699  (3  P-) îooott 

5 juillet- 4 octobre  : à Claude  Boitel,  éclusier,  pour 

cinq  mois  de  ses  apointemens  (2p.) i53tt 

Somme  de  ce  chapitre i85gtt 

GAGES  PAYEZ  PAR  ORDONNANCES. 

4 janvier- 3 1 décembre  : au  sr  Parisot,  employé  aux 

travaux  de  Trappes,  pour  ses  appointemens  des  trois 
derniers  mois  1698,  à raison  de  3ooo*l  par  an,  et  de 
l’année  1699,  à 1800*1  (5  p.) 255ott 

A Jumel,  inspecteur  au  Perray,  pour  ses  apointemens 
du  dernier  quartier  1698  et  de  l’année  1699  (4  p.).. . 
112  5** 

Au  sr  Crescent,  contrôleur,  pour  ses  apointemens  du 
dernier  quartier  1698  et  del’année  1699  (5p.).  3750*1 

4 janvier- icr  novembre  : au  sr  Lefebvre,  pour  l’en- 

tretien de  la  Samaritaine  pendant  le  dernier  quartier 
1698  et  les  trois  premiers  1699(4  p.) 325o*i 

16  janvier  : aux  Récolets  de  Versailles,  pour  avoir 
célébré  la  messe  à la  chapelle  de  la  Surintendance  des 
Bâtiments  pendant  l’année  1698 a5o*l 

16  janvier- 3 1 décembre  : au  sr  Antoine,  pour  les  six 
derniers  mois  1698  et  l’année  1699  de  la  pension  que 
le  Roy  a accordée  à son  fils  (3  p.) 750*1 

18  janvier- 12  avril  : aux  Dames  Religieuses  Capu- 
cines, pour  l’entretien  de  leur  jardin  pendant  les  six 
derniers  mois  1698  (2p.) 200!! 

ier  février  : au  sieur  Gabriel,  contrôleur  général,  en 
considération  du  séjour  qu’il  fait  à Versailles  et  du  ser- 
vice actuel  qu’il  rend  dans  les  Bàtimens,  pour  les  six 
derniers  mois  1698 200.0*1 

5 avril  -3o  décembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 
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de  l’année  1699,  y compris  iooott  pour  ceux  de  son 

commis  (A  p.) 9000*+ 

ier  février- 3o  décembre  : au  sr  Lambert,  contrôleur, 
pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1698,  à 
5ooott  par  an,  et  de  l’année  1699,  y compris  1000** 

pour  ceux  de  son  commis  (5p.) 85oo** 

ier  février- 3 1 décembre  : au  sr  d’Etreciiy,  contrô- 
leur à Fontainebleau,  pour  ses  apointemens  de  l’année 
1698,  à 36oott,  et  ceux  de  l’année  1699,  à 4ooo** 

(6  p.) 7600^ 

ier  février- 12  avril  : au  sr  Perrault,  greffier  des  Bâ- 
mens,  pour  ses  apointemens  et  gratifications  des  trois 

derniers  quartiers  1698  (2  p.) 33oott 

5 juillet  1699-24  janvier  1700  : à luy,  comme  con- 
trôleur à Trapes  et  Saclay,  pour  ses  apointemens  de 

l’année  1699  (4  p.) 44oott 

ier  février  : au  sr  Lafosse , peintre,  pour  quinze  mois 
de  sa  pension,  échus  le  dernier  décembre  1698.  187 5*+ 
24  may  1699-24  janvier  1700  : à luy,  pour  sa  pen- 
sion de  l’année  1699,  à 3ooott  par  an  (4  p.). . 3ooott 
i5  février  : aux  Récolets  de  Saint-Germain,  pour  les 
messes  qu’ils  ont  célébrées  à la  chapelle  de  la  Machine, 

en  1 698 1 oott 

ier  février- 3 1 décembre  : à Lescuyer,  dessinateur  à 
Marly,  pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois 
1698,  à i5oo*t  par  an,  eide  l’année  1699,  à raison  de 

20oott  (5  p.) 28751* 

1 5 — 2 2 janvier  : au  sr  Desgodets,  contrôleur  à Paris, 
pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois  1698,  du 
mois  de  janvier  et  des  cinq  premiers  jours  du  mois  de 
février,  y compris  35ott  pour  les  gages  de  son  commis 

(3  p.) . i4oo*t 

i5  février- 3o  décembre  : au  sr  Cocuu,  contrôleur  à 
la  Machine,  pour  ses  appointemens  des  six  derniers 

mois  1698  et  de  l’année  1699  (5p.) 54oott 

i5  février- 3 1 décembre  : au  sr  Boucault,  garde-ma- 
gasin à la  Machine,  pour  ses  apointemens  des  années 

1698  et  1 699  (5  p.) 1800** 

i5  février- 7 juin  : au  s1'  Jumel,  garde-magasin  à la 
Machine,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1698  et  des 

quatre  premiers  mois  1699  (2  p.) i200tt 

i5  février -23  aoust  : à Toussaint  Michel,  menuisier 
liégeois  à la  Machine,  pour  ses  apointemens  de  l’année 
1698  et  des  quatre  premiers  mois  1699  (3  p.).  . 960*+ 
i5  février- 3 1 décembre  : à Rennekin  Sualem,  char- 
pentier liégeois,  pour  ses  apointemens  des  trois  der- 
niers mois  1698  et  de  l’année  1699  (5p.)....  2260** 
22  février- 3o  décembre  : au  s1'  Marquis,  dessinateur, 


pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois  1698  et  de 

l’année  1699  (5  p.) i5oott 

22  février- 3 1 décembre  : au  sr  Labbé,  inspecteur 
ayant  le  soin  de  visiter  les  ouvriers  à Paris,  pour  ses 
apointemens  des  six  derniers  mois  1698  et  de  l’année 

1 699  (5  p.) 2700** 

22  février- 12  avril  : au  sr  de  Rusé,  contrôleur  à 
Marly,  pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  quartiers 

1698  (3  p.) 2700*1 

5 juillet- 3i  décembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 
de  l’année  1699,  y compris  1000**  pour  ceux  de  son 

commis  (4  p.) 5ooott 

22  février-3i  décembre  : à Montreuil , inspecteur  à 
Marly,  226*+  pour  les  apointemens  du  dernier  quartier 
1698,  et  1 200*1  pour  ceux  de  l’année  1699  (5p.)... 

1 4 a 5tt 

A François  Galin,  piqueur  à Marly,  pour  ses  apoin- 
temens du  dernier  quartier  1698  et  de  l’année  1699 

(5  p.) 75o** 

22  février- 2 2 novembre  : au  sr  Morlet,  directeur  des 
plants  des  Maisons  Royales,  pour  ses  apointemens  des 
deux  derniers  quartiers  1698  et  des  trois  premiers  1699 

(4  p.) 2 2 5o** 

22  février- 22  novembre  : au  sr  Germain,  inspecteur 
à cheval  desd.  plants,  pour  ses  apointemens  des  trois 
derniers  quartiers  1698  et  des  trois  premiers  1699 

(4  p.) i8oott 

22  février- 22  novembre:  à Louis-Clément  Garnier, 
jardinier  de  la  pépinière  du  Roule,  pour  ses  apointe- 
mens des  trois  derniers  quartiers  1698  et  des  trois  pre- 
miers 1699  (4  p.) i8oott 

22  février- 22  novembre  : au  sr  Girard,  inspecteur  à 
la  pépinière  du  Roule,  226**  pour  parfait  payement  de 
900**  pour  ses  apointemens  1698,  et  45ott  pour  ceux 

des  trois  premiers  quartiers  1699  (4  p.) 675*1 

22  février-3i  décembre  : à Joanneau,  inspecteur  à 
Fontainebleau  puis  à la  chapelle  du  château  de  Ver- 
sailles, 25o*t  pour  parfait  payement  de  1000**  pour  ses 
apointemens  des  dix  derniers  mois  1698  , et  1200*+  pour 

ceux  de  1699  (5  p.) i45o** 

22  février:  à Louis  Garnier,  jardinier  .4  Marly,  pour 

ses  apointemens  du  dernier  quartier  1698 3oott 

22  février- 3 1 décembre  : à Guillaume  Créant,  in- 
specteur à Saint-Germain-en-Laye,  pour  ses  apointe- 
mens des  trois  derniers  mois  1698  et  de  l’année  1699 

(5  p.) 75ott 

Au  sr  L’Huillier,  inspecteur  à Meudon,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (5  p.). . • 225ott 
Au  sr  Villard,  employé  aux  eaux  bonnes  à boire, 
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pour  scs  apointemens  pendant  le  même  temps  (5p.)... 

i5oo** 

8 mars- 3 1 décembre  : au  sr  Legoux,  employé  à Sa- 
clay, pour  ses  apointemens  pendant  les  six  derniers  mois 
1698,  à 1200**  par  an,  et  pendant  l’année  1699,  ® 

i8oott(5p.) 24oott 

8 mars- 32  novembre  : au  sr  Ciiuppin,  contrôleur  à 
Chambord,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 

1698  et  des  trois  premiers  1699  (4  p.) dooo*1 

29  mars  : au  sr  Le  Coukt,  contrôleur  à Monceaux, 
pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois  1698..  . . 

45o** 

5 juillet- 4 octobre  : à luy,  ayant  l’inspection  des  ou- 
vrages de  l’église  des  Invalides,  pour  ses  apointemens 
pendant  les  neuf  premiers  mois  1699  (a  p.).  . . i8oo*t 
29  mars  - 3 1 décembre  : au  sr  de  la  Croix,  employé 
dans  le  parc  de  Monceaux,  pour  ses  apointemens  des 
trois  derniers  mois  1698  et  de  l’année  1699  (5p.).... 

i5oott 

29  mars- 12  juillet  : à Charles  Lerrun,  portier  de 
l’hotel  des  Inspecteurs,  pour  ses  gages  des  six  derniers 

mois  1698  et  des  six  premiers  1699  (a  P-) 365*1 

A François  Le  Bled,  portier  de  l’hôtel  de  Limoges, 
pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (2  p.).  . 365** 
29  mars- 3 1 décembre  : au  sr  Goujon,  toiseur,  pour 
ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1698  et  de  l’année 

1*399  (3  p.) 2200** 

A Olivier  Fleurant,  lils  cI’Olivier,  jardinier  à Tria- 
non,  pour  sa  pension  pendant  les  six  derniers  mois  1698 

et  l’année  1699  (3  p.) 45o** 

5 avril  1699-24  janvier  1700:  à Dulin,  Cornical, 
Coustou  et  Gaignard,  élèves  peintres  et  sculpteurs,  pour 
leur  subsistance  pendant  le  dernier  quartier  1698  et 

l’année  1699.(4  p.) 924 ** 

5 avril  1699-24  janvier  1700  : au  sr  Andrieu,  toi- 
seur, pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1698 

et  de  l’année  1699  (5  p.) 3ooo** 

Au  sr  Andrieu  le  jeune,  ayant  aydé  au  toisé,  pour 
ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (5  p.). . 547!+ 
Au  s'  La  Boulaye,  employé  aux  vitres  à Versailles, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (5p.).. 

i35o** 

5 avril -3i  décembre  : au  sr  Perrot,  inspecteur  à 
Trianon,  pour  ses  apointemens  pendant  les  six  derniers 
mois  1698  et  l’année  1699  (5  p.) 1800** 

5 avril -3o  décembre  : au  sr  Marigner,  pour  ses 

apointemens  de  l’année  1699,  y compris  1000**  pour 
ceux  de  son  premier  commis  (4p.) 9000** 

6 septembre  : à luy,  pour  les  apointemens  de  son 


deuxième  commis,  depuis  le  ier  février  jusqu’au  dernier 
juin  1699,  à raison  de  1000+*  par  an. . . . 4 16**  i35  4d 
5 avril -3o  décembre  : au  sr  de  Cotte  l’aîné,  archi- 
tecte ordinaire  et  contrôleur  à Paris,  pour  scs  apoin- 
lemens  de  l’année  1699,  y compris  1000**  pour  ceux  de 
son  commis  pendant  le  même  temps  (4  p.)..  . . 9000** 
Ausr  de  Cotte  le  jeune,  contrôleur  à Fontainebleau, 
pour  ses  apointemens  1699,  y compris  6oo**  pour  ceux 

de  son  commis  ( 4 p. ) 4 200** 

5 avril- 3o décembre  : ausr  Bruneau,  pour  ses  apoin- 
temens 1699  (4  p.) 3ooot* 

Au  sr  Marchand,  pour  idem  {h  p.) 2000** 

Au  s’  Derville,  employé  au  bureau  des  plans  et  des- 
sins, pour  ses  apointemens  1699  (4p.) 1200** 

Au  sr  Beaulieu,  pour  idem  (4  p.) i5oo** 

Au  s'  Cailleteau,  dit  L’Assurance,  dessinateur,  pour 

ses  apointemens  idem  (4  p.)..  3ooo** 

Au  s’  Le  Pautre,  dessinateur  et  graveur,  pour  ses 

apointemens  1699  (4  p.) 2000** 

Au  sr  Rivet  le  lils,  autre,  pour  idem  (4  p.)--  2000** 
Au  sr  René  Carlier , autre,  pour  idem  (4  p.).  1200** 
Au  sr  Cauchy,  ancien  dessinateur,  pour  idem  (4  p.).. 

1200** 

Au  s'  de  Lisle,  contrôleur  à Monceaux,  pour  idem 

([l  P-) 1800** 

Au  s'  Desjardins,  ayant  le  soin  des  remboursemens 
d’héritages  acquis  au  nom  du  Roy,  pour  ses  apointemens 
de  l’année  1 699 , y compris  1 000*1  pour  ceux  de  son  com- 
mis (5p.) 5ooo** 

3o  décembre:  à luy,  comme  contrôleur  à Marly.  . . . 

833**  6s8d 

5 avril -3o  décembre  : au  sr  de  Beaiifort,  directeur 
des  magasins  à Paris,  pour  ses  apointemens  1699  (4  p.). 

3ooo** 

13  avril  1699-24  janvier  1700  : au  sr  Deslouyt, 
pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1698  et  de 

l’année  1699  (5  p.) 1800** 

A Michelet,  employé  au  poids  du  fer,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (5  p.) 1800** 

A Duchiron,  employé  au  magasin  des  plombs,  pour 

idem  (5p.) 3ooo** 

12  avril- 3o  décembre  : à Etienne  Bordé,  concierge 
de  la  Surintendance,  pour  ses  gages  de  l’année  1699 

P-) 5oo** 

3 may-3i  décembre:  au  sr  Tannevot  fils,  inspecteur 
dans  le  jardin  de  Versailles,  pour  ses  apointemens  de 

l’année  1699  (4  p.) 900** 

10  may - 3 0 décembre  : au  sr  de  la  Motte,  commis 
pour  les  écritures  tant  des  mémoires  que  des  enregistre- 
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mens,  pour  ses  apoinlemens  du  premier  quartier  1699, 
à 1 ooott  par  an,  et  les  trois  derniers,  à raison  de  i200tt 

(4  p.) n5ott 

17-2/1  may  : à Claude  Doiîïe,  garde-magasin,  pour 
ses  apointemens  des  cinq  premiers  mois  1699  (2  p.)..  . 

i8ott 

2 4 may  : au  sr  Houasse,  peintre,  pour  la  pension  de 
1 ooott  pendant  les  trois  derniers  mois  1698  et  les  cinq 

premiers  1699 666tt  i3s  4d 

2 4 may  1699-2/1  janvier  1700  : au  sr  Jouve.net, 
peintre,  pour  sa  pension  des  trois  derniers  mois  1697 
et  des  années  1698  et  1699,  à raison  de  îeoott  par  an 

( 5 p.) 270ott 

Au  sr  CoYPELpère,  autre,  pour  sa  pension  de  l’année 

1699  (4  p.) 3ooott 

24  may-3i  décembre:  au  sr  Corneille,  autre,  pour 

sa  pension  de  l’année  1698  et  1699  (2  p.) g5ott 

7 juin- 20  décembre  : au  sr  Paillet,  autre,  pour  le 
nettoyement  des  tableaux  pendant  les  trois  premiers 

quartiers  1699  (3p.) ii25tt 

5 juillet- 3 1 décembre  : à Laguipiere,  inspecteur  à 
Chaville,  pour  les  six  derniers  mois  1699  (2  p.).  36ott 

12  juillet- 3 1 décembre:  au sr  Delaplace,  inspecteur 
à Fontainebleau,  pour  ses  apointemens  des  trois  der- 
niers quartiers  1699  (3  p.). . « 45ott 

12  juillet- 11  octobre  : au  sr  Serin,  inspecteur  au 
Potager,  pour  sept  mois  de  ses  apointemens  1699  (2  p.). 
35oW 

18  juillet  1699-24  janvier  1700  : au  sr  François 

Girardon,  sculpteur  du  Roy,  pour  sa  pension  de  l’année 
1699  (2  p.).., 4ooott 

19  juillet  : au  sr  Bonnefonds,  cy-devant  garde-ma- 
gasin de  la  place  de  Vandôme 2 2 5tt 

6 septembre  : au  sr  Boulogne  le  jeune,  peintre,  pour 

sa  pension  de  l’année  1699 3oott 

4 octobre- 3o  décembre  : à Blanchard,  peintre,  pour 
ses  apointemens  des  sept  derniers  mois  1699  (2  p.). . . 


583tt  6S  8d 

30  décembre  : au  s1'  Sinfray,  notaire  des  Bâtimens, 

pour  sa  pension  de  l’année  1 69g 4oott 

Au  sr  abbé  de  Nosf.rines,  aumosnier  des  Bâtimens, 
pour  sa  pension  de  l’année  1699 35ott 

31  décembre  : à Boulogne  l’aîné,  peintre,  pour  sa 

pension  de  l’année  169g 4oott 

Au  sr  Coypel  le  jeune,  pour  sa  pension  de  l’année 
1699 5oott 

Au  sr  Person,  autre,  pour  idem., 4oott 

Au  sr  Desportbs,  autre,  pour  idem 5oott 


Au  sr  Vivien,  autre,  pour  idem 20ott 

Somme  de  ce  chapitre 19122 6H 


GAGES  D’INVALIDES,  INSPECTEURS 

ET  AUTRES. 

4 janvier- 29  octobre:  à Monplaisir,  soldat  invalide, 
pour  avoir  vacqué  aux  ouvrages  du  château  de  Fontai- 
nebleau pendant  le  mois  de  décembre  1698  et  les 
deuxième  et  troisième  quartiers  1699,  à 20  sous  par 

jour  (3p.) 2 1 4tt 

4 janvier- 1 5 mars  : au  sr  Nyon,  inspecteur  à Cha- 
ville, pour  ses  apointemens  des  mois  de  décembre  1698 , 

janvier  et  février  1699(3  p.) i8ott 

4 janvier- i3  septembre  : à Guillaume  Ramsay,  dit 

Huile,  soldat  invalide  à Monceaux,  pour  ses  gages  des 
deux  derniers  mois  1698  et  des  huit  premiers  1699 

(4p.) 3o4tt 

4 janvier -6  décembre  : au  sr  Carlier  l’aîné,  dessi- 
nateur, pour  les  journées  qu’il  a été  employé  à dessi- 
ner pour  les  bâtiments , depuis  le  mois  de  décembre  1698 
jusqu’au  mois  de  novembre  1699  (12  p.).  ...  871**  is 
4 janvier- 1er  mars  : au  sr  Masson,  inspecteur  â Vin- 
cennes,  pour  ses  gages  des  mois  de  décembre  1698, 

janvier  et  février  1699  (2p.) i35tt 

4 janvier- 29  mars  : à La  Rue,  garde  de  la  statue 
équestre  du  Roy  de  l’hôtel  de  Vandôme,  pour  ses  gages 
du  mois  de  décembre  1698  et  des  trois  premiers  1699 

(4  p.) 121tt 

4 janvier- ier  février  : à Roland  Loiseau,  dit  Monti- 
gny,  Invalide  employé  à garder  que  l’on  ne  décharge  des 
gravois  dans  la  place  de  Vandôme  et  derrière  l’enclos  des 
Capucines,  pendant  les  mois  de  décembre  1698  et  jan- 
vier 1699  (2  p.) 47** 

4 janvier^ 6 décembre  : à Robert  de  France,  dit 
La  France,  employé  à l’inspection  des  ouvrages  de  la 
grande  église  des  Invalides,  pour  ses  gages  du  mois  de 
décembre  1698  et  des  onze  premiers  mois  de  1699 

(12  p.) . . 422tt 

4 janvier- ier  février  : à Louis  Nicolas,  dit  La  Vio- 
lette , employé  à la  garde  de  la  porte  de  lad.  église , pour 
les  journées  qu’il  a été  employé  pendant  le  mois  de 

décembre  1698  et  janvier  1699  (2  p.) 47** 

4 janvier- 3 1 aoust  : au  sr  Lachambre,  garde  à che- 
val à Saclay,  qui  a soin  des  rigolles  de  Meudon,  pour 
ses  gages  des  deux  derniers  mois  1698  et  de  l’année 

l699  (7  P-) ,98°tt 

A Beaulieu,  autre  garde  à l’étang  de  Vieille-Eglise, 
pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (7p.)...  63ott 
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A Dutrier,  autre,  àTrappes,  four  idem  (y  p.).  63o** 
A Bernard,  autre,  au  Ménil,pour  idem( 7 p.).  63o+* 
A Le  Maistre,  autre,  à un  des  pavillons  de  Trappes, 

pour  idem  (7p.) 63ott 

A Martin,  autre,  au  Perray,  pour  idem  (7p.).  63o** 
A Denis  Rosay,  autre,  au  Pré-Clos,  pour  idem( 7 p.). 

63o** 

A Bertrand  Charles,  autre,  à Bue,  pour  idem  (7p.) 

4 2 7** 

16  janvier- ier  novembre  : à Claude  Langlois,  dit 
L’Espérance,  soldat  invalide  employé  à Marly,  pour  ses 
gages  des  deux  derniers  mois  1698  et  des  dix  premiers 

1699  (6  p.) 36o*+ 

16  janvier  -4  octobre  : à Louis  Baccary,  dit  Dilli- 
gent,  autre,  employé  idem,  pour  ses  gages  du  dernier 
quartier  1698  et  des  trois  premiers  1699  (4  p.).  36ott 
29  mars  : à Contât,  pour  ses  apointemens  de  portier 
de  l’Observatoire  depuis  le  ier  janvier  jusqu’au  26  mars. 

47** 

12  avril  : à Aubert  famé,  dessinateur,  pour  qua- 
rante jours  qu’il  a été  employé  à dessiner  tant  à Ver- 
sailles qu’à  Marly îoo** 

A Aubert  le  jeune,  autre,  pour  quarante  jours  idem. 

ioo** 

A Andrieux,  autre,  pour  trente-cinq  jours,  à 3o3  par 

jour 52**  io5 

26  avril -8  novembre  : à la  veuve  Bailly,  portière  de 
la  Savonnerie,  pour  les  trois  derniers  mois  1698  et  les 
six  premiers  1699,  Y compris  3o**  pour  avoir  blanchi  le 
linge  de  la  chapelle  pendant  l’année  dernière  (3  p.).  . . 

255*1 

10  may-4  octobre  : au  sr  Laguipière,  inspecteur  à 
Chaville,  pour  quatre  mois  de  ses  apointemens  (2  p.). . 

34o** 

10  may-8  novembre  : à Luciiet,  pour  avoir  gardé  la 
statue  équestre  du  Roy  à l’hôtel  de  Vendôme  depuis  le 

mois  de  mars  jusqu’au  mois  de  septembre  (7p.) 

2 2 7**  5" 

20  may-  1 1 octobre  : aux  s”  Mero  et  Hanicle,  dessi- 
nateurs, pour  les  journées  qu’ils  ont  employé  à dessiner 
et  à lever  des  pians  à Marly  pendant  les  neuf  premiers 
mois  1699,  à raison  de  5o  sols  par  jour  pour  chacun, 
y compris  36**  6‘  pour  fournitures  de  crayons,  encre  de 

la  Chine  et  autres  couleurs  (3  p.) i24i**  6J 

7 juin -6  décembre  : au  sr  Brunault,  inspecteur  à 
Vincennes,  pour  ses  apointemens  depuis  le  21  avril  jus- 
qu’au 3o  novembre  (7  p.) 336** 

26  juillet  : à Etienne  La  Rue,  inspecteur  aux  aque- 


ducs de  Rets,  pour  ses  apointemens  des  six  premiers 

mois  1699 180** 

4 octobre  : à Barabel,  portier  de  l’Observatoire,  pour 
ses  gages  des  cinq  derniers  jours  de  mars  et  du  quartier 

d’avril 52**  i5s 

i5  novembre- 1 5 décembre  : à Martin  Litaud,  in- 
specteur à Marly,  pour  ses  apointemens,  du  mois  d’aoust 
au  mois  de  novembre  (2  p.) 145** 

Somme  de  ce  chapitre 11  22  4**  17“ 
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4 janvier  : au  sr  Imfrvy,  commis  à la  poste  de  Ver- 
sailles, par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a 
pris  des  lettres  et  paquets  concernans  les  Bàtimens  pen- 
dant 1 698 100** 

18  janvier  : à Le  Vanneur,  garde-cignes , par  gratifi- 
cation de  Tannée  1698 i5o** 

18  janvier -4  octobre  : à Masson,  inspecteur  à Vin- 
cennes, en  considération  du  soin  qu’il  a pris  pour  la 
conservation  des  avenues  de  Vincennes  pendant  Tannée 

1698  et  les  quatre  premiers  mois  1699  (2p.) 

1 95^  i5s 

i'r  février  : au  sr  Cottart,  architecte,  par  gratifica- 
tion, pour  lui  donner  moyen  de  subsister,  pour  Tannée 


1 698 3oo** 

A Cochois,  garde-cignes,  par  gratification..  . . i5o** 


9 février- 22  novembre  : au  sr  Martin,  capitaine  des 
vaisseaux  du  Canal  de  Versailles,  par  gratification,  en 
considération  du  voyage  et  du  séjour  qu’il  a esté  obligé 
de  faire  à Fontainebleau  pendant  le  séjour  de  S.  M. , 
pendant  1698  et  1699,  pour  la  conduite  des  barques  du 

Canal  (2p.) 8oo** 

A Tanevot  père,  pour  papier,  crayons,  encre  et  plu- 
mes qu’il  a fourni  pour  dessiner  dans  les  bàtimens,  pen- 
dant Tannée  1698 j5o*t 

Aux  nommez  Saint-Germain  et  Bacouel,  portiers  du 
Cours-la-Reyne,  pour  avoir  régallé  4i5i  tombereaux  de 
gravois  qui  ont  esté  voitures  dans  le  Cours-la-Reyne.  . 

60** 

22  février-  3i  décembre  : ausr  Coquart  de  la  Motte, 
intendant  des  Bàtimens,  1800**  qui  luy  ont  esté  accor- 
dées par  le  Roy  par  gratification,  en  considération  du 
service  actuel  qu’il  a rendu  dans  lesdits  Bàtimens  pen- 
dant les  années  1696  et  1697,  1698  et  1699,  à raison 

de  900**  par  an  (3  p.) 36oo** 

8 mars  : à Paquier  Souchet,  parfait  payement  de 
3oo**  que  S.  M.  luy  a acordé  par  gratification  pendant 
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1698,  à cause  du  soin  qu’il  a eu  des  orangers  de  Fon- 
tainebleau  ioott 

1 5 mars  : au  sr  Cociiu,  contrôleur  de  la  Machine,  par 

gratification 6oott 

Au  sr  Maheu,  pour  les  soins  qu’il  a pris  de  faire  éla- 
guer les  arbres  des  avenues  du  parc  de  Versailles  et  des 
environs  pendant  les  six  derniers  mois  1698.  . . . i5ott 
29  mars  : au  sr  Frosne,  cy-devant  employé  au  rem- 
boursement des  hérittages  et  au  contrôle  des  châteaux 
de  Meudon  et  Chaville,  tant  pour  ses  apointemens  de- 
puis le  ier  janvier  dernier  et  ceux  de  son  commis  pen- 
dant le  même  temps  que  par  gratification 6oott 

1 0 avril  : au  sr  de  Beaufort,  directeur  des  magasins 
du  Roy  à Paris,  pour  plusieurs  voyages  qu’il  a faits  de 
Paris  à Versailles  et  à Rouen  pour  visiter  les  marbres  du 

Roy 3oott 

A Bernard  Bordé,  cy-devant  garde  au  Ménil,  par 
gratification,  en  considération  du  service  qu’il  a rendu 
en  lad.  qualité  et  pour  luy  donner  moyen  de  se  retirer, 

n’étant  plus  en  état  de  servir îoott 

12  avril  : à Jean  Bremard,  manœuvre  à la  Machine, 
congédié,  pour  luy  donner  moyen  de  s’en  retourner  chez 

luy 5ott 

A la  veuve  Desjardins,  cy-devant  concierge  delà  Sur- 
intendance  des  Bâtimens,  tant  pour  ce  qui  luy  est  dû 
de  ses  gages  pendant  les  quinze  premiers  jours  de  jan- 
vier que  par  gratification 5ott 

3 may  : au  sr  Villiard,  préposé  aux  eaux  bonnes  à 
boire,  par  gratification,  en  considération  de  l’inspection 
qu’il  a eu  sur  les  ouvrages  de  pavé  pendant  1698.  3oott 
Au  sr  Desportes,  peintre,  par  gratification..  . . 3oott 
2 U may  : au  sr  Perrot,  inspecteur  à Trianon,  en  con- 
sidération des  dépenses  extraordinaires  en  1698..  3oott 
Au  sr  Michelet,  pour  le  soin  qu’il  a pris  de  la  menue 

serrurerie  en  1698 3oott 

Au  s'  La  Boulaye,  pour  le  soin  qu’il  a eu  du  sable  de 

rivière 3oott 

Aux  tailleurs  de  pierre  qui  travaillent  à l’église  des 
Invalides,  par  gratification,  pour  le  May  de  l’Ascension, 
payable  au  sr  Le  Court,  qui  a l’inspection  des  ouvrages 

de  lad.  église,  pour  leur  distribuer 1 5ott 

7 juin  : au  sr  Vivien,  peintre  en  pastel,  par  gratifica- 
tion, pour  son  logement  en  1698 200tt 

Au  sr  Germain,  inspecteur  des  plants  à cheval,  pour 

idem i5ott 

Au  sr  de  Saint-Georges,  historiographe  de  l’Académie 

de  peinture,  pour  idem i5ott 

Au  sr  Tailly,,  inspecteur  des  routtes  de  Compiègne, 
pour  idem 1 5ott 


3i  may  : à de  Roche,  garçon  plombier  à Saint-Ger- 
main, pour  idem 5ott 

A Bacary,  dit  Dilligent,  invalide  à Marly,  idem. . 5ott 
A Pierre  Lucas,  compagnon  plombier,  qui  est  tombé 
du  haut  d’une  des  lanternes  du  château  de  Marly  sur  la 

terrasse  dud.  château,  pour  idem ioott 

Aux  nommez  Galland,  Le  Basque  et  Boulanger,  gar- 
çons du  magasin  des  démolitions,  ioott  par  gratifica- 
tion, pour  avoir  chacun  un  justàcorps  de  la  livrée  du 

Roy ioott 

5 juillet  : à Daumale,  tailleur  de  pierre,  qui  s’est 

blessé  en  travaillant  à l’église  des  Invalides Aott 

2 aoust  : à François  Lavechef,  dit  du  Parc,  jardinier, 
pour  les  fruits  nouveaux  qu’il  a donnez  au  Roy  pendant 

la  présente  année  169g i5ott 

16  aoust  : à Jeanne  Ledreux,  par  gratification,  en  con- 
sidération de  ce  qu’elle  a découvert  le  nommé  Antoine 
Coulon,  dit  des  Roziers,  qui  a esté  exécuté  à mort  pour 
avoir  volé  les  cinq  trophées  de  bronze  du  pavillon  de  la 

Renommée,  et  des  voyages  qu’elle  a faits 6ott 

1 8 octobre  : à Martin  Papillon  , pour  un  cheval  qui 
luy  a esté  tué  en  travaillant  aux  terrasses  de  Marly.  20tt 
26  octobre  : à Jacques  F rade,  par  gratification,  pour 
la  blessure  qu’il  a eu  en  travaillant  au  réservoir  de  Lu- 

ciennes 3oH 

Aux  veuves  cI’André  Bernu,  François  Cluses  et  Jean 
Moreau,  tailleurs  de  pierre,  par  gratification,  en  con- 
sidération de  ce  que  leurs  maris  ont  été  tuez  en  travail- 
lant aux  ouvrages  de  l’église  des  Invalides. i5ott 

8 novembre  : au  s1  Dorbay,  dessinateur,  pour  ce  qu’il 
a esté  employé  à faire  des  copies  de  desseins  et  à veiller 
sur  les  ouvrages  de  Marly  et  de  Versailles,  pendant  six 

mois  de  la  présente  année 5oott 

22  novembre  : au  sr  Derville,  pour  plusieurs  menues 
dépenses  qu’il  a fait  pour  le  service  des  Bâtimens.  îoo^ 
A Joseph  Ciiesne,  charpentier,  et  Jacques  Fosse,  cal- 
fateur  du  Canal,  pour  le  service  qu’ils  ont  rendu  sur  le 
canal  de  Fontainebleau  pendant  le  séjour  de  S.  M.  i6oH 
A Noël  Coste,  Jean-Baptiste  Juste,  Honnorat  Vi- 
dotty  et  Jacques  La  Vienne,  matelots,  pour  le  service 
qu’ils  ont  rendu  sur  led.  Canal  pendant  chacun  cin- 
quante-trois jours,  à âo11  pour  chacun i6ott 

h décembre  : à la  veuve  Jacquesson,  voiturier  par 
eau , pour  la  perte  qu’elle  a faite  de  deux  batteaux 
chargez  de  tuiaux  de  fonte  de  fer  de  1 8 pouces,  qui  sont 

péris  en  les  conduisant  à Marly 3ooN 

6 décembre  : à Pasquier  Souchet,  pour  le  soin  qu’il 
a eu  des  orangers  de  Fontainebleau  en  1 699. . . . 3oott 
i3  décembre  : à Pierre  Rateau,  de  Bougival,  pour 
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la  perte  qu’il  a fait  de  son  cheval  qui  a esté  tué  en  tra- 


vaillant aux  terres  hors  le  jardin 36tt 

3 o décembre  : aux  Révérends  Pères  Re'colets  de  Ver- 
sailles, pour  avoir  célébré  la  messe  à la  chapelle  de  la 
Surintendance  des  Bâtiments  pendant  1699 a5ott 


A ceux  de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  les  messes 
qu’ils  ont  célébrées  à la  chapelle  de  la  Machine.  . ioott 
Au  sr  Infray,  commis  à la  poste  de  Versailles,  par 

"ratification,  pour  l’année  1699 1 0ott 

3i  décembre  : au  sr  Cottart,  architecte,  par  gratifi- 
cation, pour  1699 3oott 

A Taxevot  père,  pour  idem i5ott 

Au  sr  de  Saint-Georges,  historiographe  de  l’Acadé- 
mie de  peinture,  idem îôo^ 

Au  s1  Bruneau,  inspecteur  à Vincennes,  idem.,  ioo1* 

Au  sr  Cociiu,  par  gratification 6oott 

17  janvier  1700  : à Pierre  Coustillié,  jardinier, 
ayant  l’entretien  des  jardins  et  pépinières  de  Trianon, 
par  gratification , pour  ses  bons  services  et  de  ce  qu’il  est 

chargé  de  treize  enfants , pour  1699 iooott 

2/1  janvier  1700  : aux  nommez  Galland,  Le  Basque 
et  Boulanger  , garçons  du  magasin  des  démolitions,  ioott 
par  gratification , pour  avoir  chacun  un  justàcorps  de  la 

livrée  du  Roy 100tt 

25  janvier  : au  sr  Cailleteau,  dit  L’Assurance,  archi- 
tecte du  Roy  et  dessinateur,  pour  plusieurs  voyages  qu’il 
a fait  pendant  1699,  tant  à Fontainebleau  et  Mariy 


qu’à  Meudon  et  autres  endroits i2oott 

Somme  de  ce  chapitre 1 6i6it+  1 5S 
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h janvier  : à Contât,  portier  de  l’Observatoire,  5ott 
pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1698,  et  3ott 
pour  son  justàcorps  de  livrée  pendant  lad.  année  1698. 

8 ott 

A la  veuve  Bailly,  portière  de  la  Savonnerie,  pour 

ses  apointemens  du  quartier  de  juillet 7,5tt 

18  janvier-  11  octobre  : au  sr  Barère,  concierge  du 
palais  de  Luxembourg,  pour  ses  apointemens  des  six 
derniers  mois  1698  et  des  six  premiers  1699  (à  p.).. . 

iooott 

A Gabriel  Michel,  Suisse  de  la  grande  porte  dud.  pa- 
lais, pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (à  p.)3oott 
A David  Tinemberg,  autre  Suisse  de  lad.  grille,  pour 

idem  (4p.) 3oo« 

A Jean  Tinemberg,  à la  grille  de  l’entrée  dud.  jardin 

(4  p.) 3oo« 
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A Julien  Dujardin,  portier  de  la  basse  cour  dud.  pa- 
lais, sur  la  rue  de  Vaugirard  (4  p.) 3oott 

A Michel  Le  Duc,  Suisse  de  la  basse  cour  dud.  palais 

sur  la  rue  d’Enfer  (4  p.) 30ott 

A François  Jubin,  jardinier  dud.  palais,  pour  l’entre- 
tien qu’il  a fait  du  grand  parterre  et  du  grand  jardin, 
du  jardin  de  feu  Mm0  de  Guise  et  du  jardin  de  l’orange- 
rie dud.  palais,  pendant  le  même  temps  (4  p.).  2000^ 
18  janvier- 11  octobre  : à Louise  Eciiard,  veuve  du 
s Le  Maire,  et  a Estienne  Le  Maire,  jardinier  dud. 
palais  de  Luxembourg,  pour  l’entretien  qu’ils  ont  fait  à 
1 ancien  plan  d arbre  du  grand  jardin  et  au  jardin  de 
feue  Mademoiselle,  pendant  le  même  temps  (4  p.). 

600H 

2 5 janvier  : à Seguin,  pour  estre  distribuez  à Henry 
Delionne  et  François  Parmentier,  pour  le  soin  qu’ils 
ont  eu,  pendant  1698,  de  balayer,  nettoyer,  allumer  et 
éteindre  le  feu  dans  les  salles  des  Académies  d’architec- 
ture, peinture  et  sculpture  établies  au  Louvre,  et  autres 

petits  services 100*+ 

8 février- 3o  décembre  : à Lamy,  portier  du  jardin 
des  Thuilleries  du  costé  du  Pont  Royal,  pour  ses  apoin- 
temens des  neuf  derniers  mois  1698  et  de  l’année  1(199 

(5  P-) 5a5» 

A Villeneuve,  autre,  du  côté  du  Manège,  pour  idem 

(5  P-) 525tt 

A Duchemin,  autre,  de  la  porte  rue  Saint-Honnoré 
par  où  l’on  fait  voiturer  les  fumiers,  pour  idem  (5  p.).. 

5 2 5tt 

A la  veuve  Carbonnet,  ayant  l’entretien  de  la  haute 

allée  des  maronniers  d’Inde  et  pisceas,  jusqu’à  la  moitié 

du  fer  à cheval  dud.  jardin,  pendant  les  neuf  derniers 
mois  1698  et  l’année  1699,  à raison  de  4ooW  par  an 

(5  P-) 7ooft 

A elle,  pour  le  loyer  de  la  maison  qu’elle  occupe  à 
cause  dud.  entretien,  pendant  le  même  temps  (4  p.)... 

35ott 

5 février  : à Louis  de  la  Lande,  parfait  payement  de 
i4oo*t  a quoy  monte  l’entretien  de  l’orangerie  et  palis- 
sade du  parterre  de  Saint-Germain-en-Laye,  pendant 

l’année  1698 3oott 

17  may-3o  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
palissades  des  parterres  en  broderie,  du  bosquet  auprès, 
et  de  celles  qui  régnent  le  long  du  parterre  en  gazon 
nouvellement  fait,  avec  l’entretien  des  allées  où  sont  lesd. 
palissades,  pendant  la  présente  année  1 699  ( 4 p.  ).  5oott 
A luy,  pour  l’entretien  de  l’orangerie  pendant  le  même 

temps  (4p.) 500tt 

A luy,  pour  les  labours  ettontures  des  palissades , l’en- 
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tretien  des  quinconges  d’ormes  qui  sont  le  long  de  In 

grande  terrasse  du  parc,  pour  idem  (4  p.) 4oo*+ 

8 février  : à luy,  parfait  payement  de  1 337++  Pour 
l’entretien  du  Boulingrin  pendant  l’année  dernière  1698 

. 337++ 

17  may-3t  décembre  : à luy,  pour  led.  entretien 

pendant  la  présente  année  1699  (4  p.) i337tt 

8 février:  à la  veuve  Jean  de  la  Lande,  parfait,  paye- 
ment de  i35o*+  pour  l’entretien  du  grand  parterre  en 
broderie  en  face  du  château  et  des  allées  qui  le  com- 
posent, y compris  la  terrasse  joignant  le  mur  d’appui  du 

fossé,  pendant  l’année  dernière  1698 o 5 5+t 

1 7 may  - 3 1 décembre  : à elle , pour  led.  entretien  pen- 
dant la  présente  année  1699  (4  p.) i35ott 

8 février  : à la  veuve  Bellier,  parfait  payement  de 
i65ott  pour  l’entretien  du  nouveau  jardin  en  gazon,  y 
compris  la  charge  de  nourrir  et  d’élever  les  quatre  en- 
fans  de  la  veuve  Coustillié,  sa  fille,  qui  avoit  la  moitié 
duel,  entretien,  et  ce  pour  l’année  dernière  1698.  425++ 
j 7 may-3t  décembre  : à elle,  pour  led.  entretien 

pendant  la  présente  année  1699  (4  p.) 1 65ott 

8 février- 3 1 décembre  : à Pierre  et  François  Cous- 
tillier  , pour  l’entretien  du  jardin  du  pavillon  du  Val 
pendant  les  trois  derniers  mois  1698  et  l’année  1699 
(5  p.) 5ooott 

A François  Lavechef,  dit  du  Parc,  pour  l’entretien 
du  jardin  et  parterres  devant  les  grottes  du  château 
neuf,  pendant  les  neuf  derniers  mois  1698  et  la  présente 

année  1699  (5  p.).  . 787tt  ios 

A luy,  pour  l’entretien  des  canaux  et  collines  dud. 

château  pendant  le  même  temps  (5p.) i3ré  5S 

A Claude  Marais,  veuve  Patenostre,  concierge  du 
Chenil  proche  le  Tripot,  pour  ses  gages  pendant  les  neuf 

derniers  mois  1698  et  l’année  1699  (5  p.) 3i5++ 

A Pierre  Bertin,  concierge  du  château  neuf,  pour 

ses  gages  pendant  le  même  temps  (5p.) 83i+*  55 

A Gilles  Richard,  concierge  delà  petite^écurie,  pour 

ses  gages  pendant  le  même  temps  (5  p.) 35o++ 

A Soulaigre , concierge  du  vieux  château,  pour  ses 
gages  pendant  le  même  temps  (5  p.)..  .....  3g3*+  i5‘ 
A luy,  pour  l’entretien  de  l’horloge  pendant  le  même 

temps  (5  p.) 1 3itt  5S 

A Goeren,  dit  La  Salle,  portier  des  portes  du  parc, 
pour  ses  gages  pendant  les  neuf  derniers  mois  1698  et 

l’année  1699  (5  p.) i2a5++ 

29  mars- 3 1 décembre:  à luy,  comme  concierge  du 

Val  pendant  1698  et  1699  (6  p.) a4oo++ 

8 février- 3i  décembre  : à Cleramboust,  portier  du 


grand  parterre,  pour  ses  gages  des  neuf  derniers  mois 

1698  et  de  l’année  1699  (5  p.) 63ott 

ATreheux,  concierge  de  la  Surintendance  des  Bâti- 
mens,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (5  p.).  • • 

35o*+ 

A Claude  Lefebvre,  concierge  de  la  maison  de  la  Re- 
ligion à Saint-Germain,  idem  (5p.) 35o+* 

22  février-  27  septembre  : au  sr  Duru,  concierge  et 
garde-meuble  à Vincennes,  pour  ses  gages  des  trois  der- 
niers mois  1698  et  des  six  premiers  1 699  (3  p.).  i35o++ 

A Nicolas  Délié,  garçon  du  sr  Duru,  pour  ses  gages 

pendant  le  même  temps  (3p.) 87  5++ 

A Pierre  Thierry,  autre  garçon,  pour  idem  (3  p.)... 

375++ 

3 mars- 22  novembre  : à Germain,  portier  du  Cours- 
la-Reyne  du  côté  des  Thuilleries,  pour  ses  gages  des  six 
derniers  mois  1698  et  des  six  premiers  1699  (2  p.)..  . 

i5o++ 

A Bacouël,  autre,  du  côté  de  Chaillot,  pour  le  même 

temps  (2  p.) 

22  novembre  : à luy,  pour  la  garde  des  avenues  des 
Thuilleries  pendant  les  six  premiers  mois  1699.  • • 5o++ 
29  mars-3i  décembre  : à Le  Bouteux  fils,  pour  l’en- 
tretien des  orangers  du  jardin  des  Thuilleries  pendant 

les  six  derniers  mois  1698  et  l’année  1699  (5  p.) 

1 35o++ 

29  mars  : à Thomas,  jardinier  de  Vincennes,  parfait 
payement  do  i5oo++  pour  l’entretien  des  jardins  du  châ- 
teau pendant  l’année  1698 9 

17  may  - 3 1 décembre  : à luy,  pour  led.  entretien 

pendant  l’année  1699  (4p.) i5oott 

29  mars-3i  décembre  : à Chevillard,  fontainier  de 
Vincennes,  pour  ses  gages  des  trois  derniers  mois  1698 

et  de  l’année  1699  (5p.) 55ott 

12  avril- 11  octobre  : à la  veuve  Le  Maire  et  son 
fils,  pour  leurs  gages  des  trois  derniers  mois  1698  et 

des  six  premiers  1699  (3  p.) 450*+ 

10  may-3o  décembre  : à Julien  Debray,  ayant  l’en- 
tretenement  de  la  moitié  du  grand  parterre  du  Tibre  à 
I Fontainebleau,  pour  ses  gages  pendant  l’année  1699 

(4  p.) 100°tt 

A Gaspard  Quinteau  de  Richemond,  ayant  celuy  de 
l’autre  moitié,  pendant  le  même  temps  (4  p.). . 1000++ 
A Gabriel  Desbouts,  ayant  celuy  du  jardin  des  Pins 
et.  du  jardin  de  l’Étang,  pendant  le  même  temps  (4  p.) 

700++ 

A Chatillon,  ayant  celuy  du  jardin  de  la  Reyne  et 
des  orangers  qui  y sont,  idem  (4p.) 1 6°ot1 
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A Gabriel  Dorchemer , dit  La  Tour,  ayant  celuy  du 

jardin  de  la  Conciergerie,  pour  idem  (4p.) 4f>tt 

A Jacques  Besnard,  avant  celuy  de  l’hôtel  d’Albret, 

pour  idem  (4p.) t oott 

A Chatillon,  pour  avoir  soin  de  nettoyer  l’étang  et 

les  canaux  du  jardin  des  Pins,  idem  (4  p.) aoott 

A Dubois,  ayant  le  soin  et  netloyement  de  toutes  les 

peintures,  pour  idem  (4p.) 6oott 

A Jacques  Grognet,  couvreur,  ayant  celuy  de  toutes 

les  couvertures 3 1 4 ott 

A la  veuve  Tisserant,  ayant  celuy  des  vitres,  idem 

(4  p.) i5oott 

A la  veuve  Vieuxpont,  ayant  celuy  du  jardin  potager 
et  fruittier  et  du  jardin  neuf,  pour  idem  (4p.)..  î 8ott 
A André  Girard,  plombier,  ayant  celuy  des  plombs 

des  couvertures,  pour  idem  (4p.) 6oott 

A Jean  Nivelon,  pour  le  nettoyement  du  jardin  du 
Mail  et  celuy  des  palissades,  pour  idem  (4  p.).  108^  1 os 
A Varin,  ayant  celuy  des  espaliers  du  parc,  idem  (4  p.). 


97 


5tt 


A Louis  Desbouts,  ayant  celuy  des  allées  et  contr’al- 

lées  du  parc,  pour  idem  (4p.) aïoott 

Aux  Religieux  de  la  Charité  d’Avon,  pour  leur  pension 

pendant  led.  temps  (4p.) i95ott 

A Voltigeant,  ayant  celuy  de  tous  les  batteaux  du  ca- 
nal, pour  idem  (4p.) 900tt 

A Louis  Dubois,  concierge  du  logis  de  la  fontaine 

Belle  eau,  pour  idem  (4  p.) i5ott 

A Pion,  ayanlle  soin  et  nourriture  des  carpes  et  cignes 

dud.  canal,  pour  idem  (4  p.) 2170H 

A Couturier,  fontainier,  ayant  le  soin  et  entretien 

des  fontaines,  pour  idem  (4p.) 1 ooott 

A Jacques  Besnard,  ayant  celuy  du  jardin  de  l’hôtel 

d’Albret,  pour  idem  (4  p.) 100tt 

A Toulet,  concierge  du  pavillon  où  loge  M.  le  Sur- 

intendant  des  finances,  pour  idem  (4  p.)  300tt 

A la  veuve  La  Salle,  concierge  de  la  Surintendance 

des  Bâtimens,  pour  idem  (4  p.) 200*+ 

A Antoine  Gervais,  portier  du  parc,  pourzWem  (4  p.). 

3oott 

A Cosme  Petit,  portier  de  la  cour  du  Cheval  Blanc, 

pour  idem  (4  p.) 200ti 

A Gabriel  Dorchemer,  concierge  dud.  château,  pour 

'de™  (4p.) 3oo« 

1 7 may  - 3 1 décembre  : au  sr  Clinchant,  garde  du 
palais  des  Thuilleries,  pour  ses  gages  de  l’année  1699 

P') 3oott 

A biy,  concierge  de  la  Salle  des  comédies  dud.  palais, 
Pour  idem  (4p.) 9000tt 


1 A luy,  ayant  le  soin  de  nettoyer  et  tenir  propres  toutes 
les  chambres  et  cours  dud.  palais,  pour  idem  (4  p.)..'.  . 

aooott 

Au  sr  IjE  Nostre,  ayant  l’entretenement  du  grand 

parterre  en  face  dud.  palais,  idem  (4p.)......  35oott 

A luy,  ayant  celuy  des  parterres  en  gazon  plantez  en- 
suite des  carrez  en  broderie,  pour  idem  (4  p.).  . 2000^ 
A luy,  ayant  celuy  du  petit  jardin  à fleurs,  pour  idem 

(^  P-) 1 ooott 

A luy,  ayant  celuy  des  palissades  de  jassemins  d’Es- 
pagne, pour  idem  (4  p.) iSoott 

A Claude  Desgots,  ayant  celuy  de  toutes  les  allées  et 

plants  d’arbres  avec  le  fer  à cheval  (4  p.) 36oott 

A la  veuve  Masson  et  a Claude  Le  Juge,  sa  sœur,  avau! 
celui  du  jardin  des  Thuilleries,  pour  idem  (4  p.).  . . . 

aooott 

17  may -27  septembre  : à la  veuve  Pallas,  concierge 
du  sérail  de  \incennes,  pour  ses  gages  des  six  derniers 

mois  1698  et  des  six  premiers  1699  (a  P-) Goott 

5 juillet- 1 1 octobre  : aux  Religieuses  Capucines,  pour 
l’entretien  de  leur  jardin  pendant  les  six  premiers  mois 

1699  (9  p.): , 200tt 

12  juillet- 27  septembre  : au  sr  Couplet,  concierge 
de  l’Observatoire,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers 

mois  1698  et  des  six  premiers  1699  (2  p.) 45ott 

3o  décembre  : aux  Religieux  de  la  Très  Sainte  Tri- 
nité du  couvent  fondé  à Fontainebleau,  3oott  qui  leur 
ont  esté  accordés  par  S.  M.  tant  pour  l’entretien  d’une 
lampe  d’argent  garnie  de  ses  chaînons  que  S.  M.  a 
donnée  pour  brûler  jour  et  nuit  devant  le  très  saint 
sacrement  de  l’autel,  que  pour  la  fourniture  et  entre- 
tien des  ornemens  et  luminaire  pour  la  célébration  du 

service  divin,  pendant  1699 30ott 

3o  décembre  : au  sr  Turola,  garde-meuble,  pour  ses 

gages  de  l’année  1699 3oot+ 

Au  sr  Dupont  et  Jeronine  Dupont,  sa  fille  aînée,  reçeue 
en  survivance,  6oott  que  S.  M.  luy  a accordée  par  forme 
de  pension  à cause  de  l’entretien  de  la  vollière  qu’il 
avoit  avant  qu’elle  fut  convertie  en  orangerie  pendant 

l’année  1699 fioott 

A Nicolas  Dorchemer,  îoott  que  le  Roy  luy  a accordé 
pour  et  au  lieu  de  la  pension  que  feu  Louis  Dorchemer, 
son  frère,  luy  devoit  payer  sur  le  netloyement  des  cours 
du  château  de  Fontainebleau  dont  il  étoit  chargé,  que 
S.  M.  a supprimé  l’ayant  mis  à l’entretien,  et  ce  pen- 

dant  lG99 ioott 

A Desplats,  ayant  la  charge  de  garde  de  la  basse 

cour  des  cuisines  du  château  de  Fontainebleau,  pour  ses 
gages  pendant  1699 50tt 
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A Julien  Lory,  horlogeur,  ayant  l’entretien  et  répa-  J 
rations  de  l’horloge  du  château  de  Fontainebleau,  peu-  I 

dant  1699 ioo+*  j 

do  décembre  : à Charles  Picault  de  Dernault,  ayant 
la  charge  de  garde  de  la  basse  cour  du  Cheval  Blanc  au 
château  de  Fontainebleau,  pendant  1699.  . . . 37**  ios 
A Thierry,  ayant  la  garde  et  conciergerie  du  chenil 
neuf  et  du  vieux  qui  est  à présent  la  petite  écurie,  à 

Fontainebleau,  pour  ses  gages  1699 ioo*+ 

Somme  de  ce  chapitre 77160++ 

GAGES  D’OFFICIERS  ET  EMPLOYEZ 
par  ordonnances  particulières. 

3 0 décembre  : au  s ■'  Coquart  de  la  Motte,  Conseiller 
du  Roy  en  ses  Conseils,  intendant  et  ordonnateur  ancien 
de  ses  Bâlimens,  jardins,  tapisseries  et  manufactures, 
pour  trois  quartiers  do  ses  gages  à cause  de  sad.  charge. 

45oo+* 

Au  s1'  Essains,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils, 
intendant  et  ordonnateur  triennal  desd.  Bâtimens,  sca- 
voir  : A5oo*+  pour  trois  quartiers  de  ses  gages  à cause  de 
sad.  charge,  et  600*+  pour  ceux  de  ses  commis  étant  en 

exercice  pendant  1699 5100+* 

Au  s1'  Le  Nostiie,  contrôleur  général  ancien  desd.  Bâ- 
timens, pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmenta- 
tion d’iceux  à cause  de  sad.  charge  pendant  1699 

Zio8o++  i8s  9d 

A André  Le  Nostre,  jardinier,  retenu  pour  travailler 
aux  desseins  des  parterres  et  des  jardins  de  S.  M.  lors- 
qu’il sera  commandé,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité 

pendant  1699 1 2 0 o+* 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général  alternatif  desd. 
Bâtimens,  Ai  25++  pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et 
augmentation  d’iceux  à cause  de  sad.  charge,  et  6oo++ 
pour  ceux  de  son  commis  pendant  lad.  année  1 699 . . . 

4725*+ 

Au  sr  Mollet,  contrôleur  général  triennal  desd.  Bâti- 
mens, pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmentation 

d’iceux Ai 33*+ 

A Me  François  Gabriel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier 
général  desd.  Bâtiments,  3 1 5o*+  pour  trois  quartiers  de 
ses  gages  de  la  charge  de  trésorier  général  alternatif  et 
de  la  moitié  de  celle  de  trésorier  général  ancien,  et  3oo** 

pour  ceux  de  ses  commis  pendant  1699 3A5o*+ 

Au  sr  François  Francines,  intendant  de  la  conduite 

et  mouvement  des  eaux  et  fontaines  de  S.  M.,  2260*+ 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmentation  d’iceux 
en  lad.  qualité;  7000*+  à cause  de  l’entretien  qu’il  a des 


fontaines  de  Rungis,  palais  de  Luxembourg,  Croix  du 
Tiroir  et  château  du  Louvre,  et  800**  pour  l’entretien 
des  fontaines  et  grottes  du  château  de  Saint-Germain-eii- 

Laye,  et  ce  pour  Tannée  1699 ioo5o*+ 

Au  sr  de  Cotte,  architecte,  entretenu  pour  le  service 
desd.  Bâtimens,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité  pendant 

1699 2A00+* 

Au  sr  Gabriel,  autre  architecte,  idem 1000** 

Au  sr  Le  Maistre,  autre  architecte,  idem.  . . . 1000+* 
Au  sr  de  Lahire,  professeur  de  l’Académie  d’archi- 
tecture établie  au  Louvre , pour  y tenir  les  conférences  et 

y enseigner  publiquement 1200** 

Au  sr  Fêlibien,  historiographe  desd.  Bâtimens 

1200** 

A Jean-François  Fêlibien,  ayant  la  garde  des  figures 
qui  sont  dans  le  magasin  des  Antiques  placé  au  Louvre 

A00++ 

Au  sr  Coypel  père,  peintre  ordinaire  desd,  Bâtimens. 

200** 

Au  sr  Friquet  de  Vaurose,  peintre  ordinaire..  200** 
A Nicolas  Bailly,  peintre  en  miniature,  entretenu 
pour  le  service  des  Bâtimens,  pour  ses  gages  ....  200+* 
A François  Girardon,  sculpteur,  faisant  ordinairement 
les  modelles  et  ornemens  tant  au  Louvre  qu’ailleurs. . . 

200+* 


A Corneille  van  Clève,  autre 200** 

A Thomas  Regnaudin,  autre i5o+* 

A Antoine  Coisvox,  autre 200+* 

A Pierre  Legros,  autre i5o+* 

A Baptiste  Tuby,  autre 200** 

A Pierre  Mazeline,  autre i 5o*+ 

A Jean  Cuvilier,  marbrier 3o** 

A François  Deschamps,  autre • • 3o+* 


A Dominico  Cucci,  qui  fait  toutes  les  garnitures  de 
bronze  doré  des  portes  et  croisées  des  Maisons  Royalles 

60*+ 

A Le  Clerc,  graveur. 100+* 

A la  veuve  et  héritiers  de  Claude  Tricot,  maître  des 
œuvres  de  maçonnerie  des  Bâtimens  du  Roy,  tant  pour 


> gages  anciens  qu’augmcntation  d’iceux.  . . . 
A Jean  Dorbay,  maçon,  pour  idem 

. . . . 3o+* 
. ...  3o*+ 

3o+* 

£\_  J ALtJlIûfl)  HIAMIiIUi  ^ u u ui  0 • • • • ■ 

A Pierre  Le  Maistre  le  neveu , 

autre 

. ...  3o*+ 
. ...  3o++ 

....  3o*+ 

A Antoine  Rivet,  autre 

. ...  3o* 
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A Pierre  Roger,  serrurier 3ott 

A André-Charles  Boule,  ébéniste 3otl 

A Jean  Oppenordt,  autre 30tt 

À Garriel  Janson,  vitrier 3ot+ 

A Bernard  Lespinouze , autre 30tt 

A Jacques  Lucas,  plombier 30+t 

A Jacques-Louis  Regnouf,  paveur 3o++ 

A Bon  Briot,  miroitier 30tt 

A Guillaume  Desauziers,  peintre  doreur 3o++ 

A Masselin,  chaudronnier 3o++ 

A Padelain  et  Varisse,  ramonneurs,  à raison  de  3o++ 

pour  chacun 60tt 

A Armand-Claude  Mollet,  jardinier,  retenu  pour  tra- 

vailler aux  dessins  des  parterres  et  jardins  de  S.  M.  lors- 
qu’il sera  commandé 5ooH 

A Jacques  Tiiuret,  liorlogeur,  retenu  pour  entretenir 

toutes  les  pendules  des  Bâlimens  tant  à Paris  qu’à  Ver- 
sailles, pour  ses  gages 30o++ 


A René  Séguin,  concierge  du  château  du  Louvre, 
pour  tenir  nettes  toutes  les  grandes  et  petites  galleries, 
les  ouvrir  et  iermer,  pour  ses  gages  tant  anciens  que 

nouveaux 100tt 

A Duclos,  concierge  du  Collège  de  France,  pour  deux 

quartiers  de  ses  gages ggtt 

A Henry  Soulaigre,  portier  du  vieux  château  de  Saint- 

Germain,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages y 5t+ 

A Claude  Thuillier,  portier  de  la  porte  du  parc  au 


bas  des  descentes  du  vieux  château  de  Saint-Germain.. 

75++ 

A Pierre  Rinf.t,  portier  du  château  neuf.  ..... 

A Louis  Poisson',  peintre 30tt 

A Jacques  Barbier,  maçon 30++ 

A Jacques  Aubert,  charpentier 3o+t 

A Joseph  Rouillé,  serrurier 3ott 

A Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  charpentier..  3o++ 

Au  sr  de  la  Ciievalleraye,  concierge  du  château  de 

Madrid 150tt 

Au  sr  DE  Garsault,  concierge  du  château  de  Saint- 
Leger,  pour  deux  quartiers  de  ses  gages 235++ 


Au  sr  Avé  Bourgeon,  garde  des  fontaines  de  Pougues, 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages ryStt 

A Gaulard,  concierge  de  l’hôtel  des  Ambassadeurs  ex- 
traordinaires  100H 

A luy,  pour  l’entretien  d’un  jardinier  et  d’un  portier 

i5o++ 

A la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon,  couvreur  desd.  Bâlimens, 

pour  ses  gages 30tt 

A Paul-Mathieu  Poisson,  maître  des  œuvres  de  char- 


penterie, pour  avoir  l’œil  sur  tous  les  charpentiers  des 
Maisons  Royalles,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité.  6oo++ 
A Nous,  pour  ce  qui  nous  est  dû  de  trois  quartiers 
de  nos  gages  â cause  de  notre  charge  de  Conseiller  du 
Roy  en  ses  Conseils,  intendant  et  ordonnateur  alternatif 
desd.  Bâlimens,  pendant  les  trois  premiers  mois  i6yq 

et  les  neuf  premiers  jours  d’avril  ensuivant 

1 2 65tt  i 2 3 gd 

Au  sr  Blondel,  pourveu  de  lad.  charge,  pour  et  pen- 
dant le  reste  de  la  présente  année SSyy+t  17“  3d 

A luy,  1716++  i5s  7d  pour  ce  qui  luy  est  du  de  trois 
quartiers  de  ses  gages  de  la  charge  de  trésorier  général 
triennal  et  de  la  moitié  de  celle  de  trésorier  général 
ancien  pendant  les  quinze  derniers  jours  de  juin  der- 
nier et  le  reste  de  1699,  à raison  de  3i5o++  par  an,  et 
i63++  iis  5d  pour  ceux  de  ses  premiers  commis  pendant 
le  meme  temps,  à raison  de  3oo++  par  an.  . . 1880++  7’ 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 56g  1 4++  i5s  qd 

20  janvier  : à Nous,  7500++  pour  nos  apointemens  en 
qualité  de  premier  architecte  de  S.  M.  pendant  les  neuf 
derniers  mois  1698  , à raison  de  1 oooo++  par  an , et  1 000++ 
pour  nos  gages  d’architecte  pendant  lad.  année.  85oo++ 
5 avril- 3o  décembre  : à Nous,  pour  nos  gages  à 
cause  de  nostre  charge  de  Surintendant  et  Ordonnateur 
général  des  Bâtimens,  jardins,  arts  et  manufactures  de 
S.  M.  et  pensions  attribuées  et  unies  à icelle  pendant  la 
présente  année  (â  p.) 49200++ 

5 juillet- 3o  décembre  : à M.  le  marquis  de  Saint- 

Hérent,  capitaine  concierge  du  château  de  Fontainebleau , 
pour  ses  gages  de  l’année  1698,  outre  1200++  employez 
dans  l’état  du  Roy  de  la  Maîtrise  de  Melun  et  Fontaine- 
bleau (2  p.) 38oo++ 

DÉPENSES  DU  CHÂTEAU  DE  MEUDON, 

PAÏEES  DES  DENIERS  DE  LA  CASSETTE  DE  MONSEIGNEUR. 

6 décembre  : à Louis  Nivet,  menuisier,  pour  ouvrages 

de  menuiserie  à la  cheminée  de  l’antichambre  de  Mme  de 
Maixtenon 1 4 2++  3’ 

A Antoine  Rivet,  autre,  pour  ouvrages  de  menuiserie 

dans  la  chambre  de  Mmc  de  Maintenon 238++  6S 

A Jean  Nail,  autre,  pour  ouvrages  de  menuiserie  à 
une  cheminée  de  l’apartement  de  Mme  la  princesse  de 

CoNTI 272++  1 O* 

A Jolivet,  sculpteur,  pour  la  sculpture  en  bois  à la 
cheminee  de  la  chambre  du  Roy  et  de  Mme  la  princesse 

DE  CONTI 1243++  i5s 

A Jules  Dugoulon  et  André  Goupil,  sculpteurs,  pour 
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la  sculpture  en  bois  qu’ils  onl  fait  à la  cheminée  de  la 

chambre  de  M'ne  de  Maintenon 66 1*1  ios 

A Guillaume  Desauziehs,  peintre  doreur,  pour  ou- 
vrages de  dorure  qu’il  a fait  dans  les  apartemens  du  châ- 
teau   36 ogtt  8S 

A Paul  Dufaux,'  peintre  et  doreur,  pour  ouvrages  de 

dorure  qu’il  a fait  dans  les  apartemens  du  château 

622^ 19*  6d 


A Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  ouvrages  de  marbre 

à l’apartement  de  M'nela  princesse  de  Conti 386tt 

A Julien  Lochon,  ébéniste  et  fondeur,  pour  les  bor- 
dures de  bronze  doré  d’or  moulu  qu’il  a fait  et  posé  à 
trois  cheminées  des  apartemens  du  château.  . 6 87^  io* 
Au  sr  Guymond  et  Compagnie,  pour  leur  payement  des 
glaces  qu’ils  ont  fourni  pour  lesd.  apartemens..  . 238itt 
Somme  de  ce  chapitre 96 2 3**  is  6d 


ANNÉE  1700. 


RECETTE. 


26  décembre  1699  : de  M.  Jean  de  Turmenyes,  garde 
du  Trésor  royal,  1626/17/10  pour  employer  au  payement 
des  dépenses  que  le  Roy  a ordonné  estre  faites  en  ses  bà- 
limens  pendant  l’année  prochaine  1700,  et  i3537tt55  6d 
pour  les  taxations  du  trésorier,  à raison  de  deux  deniers 

pour  livre i638oiott 5S 6d 

3 janvier  1700  : de  luy,  5ooqO  pour  délivrer  à 
M.  l’archevêque  de  Rouen,  pour  une  année,  escheue  le 
3c>  décembre  1699,  du  Dyer  do  deux  mai90ns  a W 
apartenant.es  rue  Vivien,  à Paris,  occupées  par  la  Biblio- 
thèque du  Roy,  et  6itt  i3s6d  pour  les  taxations  du 

trésorier 5o6iO  i 33  6d 

De  luy,  12000O  pour  délivrer  au  sr  Deville  , sçavoir  : 
6000O  par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a 
pris  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne  pendant  l’an- 
née dernière  1699,  et  6000O  de  pension  extraordinaire 
que  S.  M.  luy  a accordée  pendant  la  même  année,  et 

ioott  pour  les  taxations  du  trésorier i2ioott 

2 janvier  : de  luy,  3ooott  pour  délivrer  au  srLEKOSTRE, 
par  gratification,  en  considération  du  service  qu’il  a 
rendu  dans  les  bâtiments  pendant  l’année  dernière 

1699,  et  25tt  pour  les  taxations 3o25tt 

De  luy,  8oott  pour  délivrer  à Jean  Massagati  et  Pal- 
marin  Palmarini,  anciens  gondollicrs  vénitiens,  par  gra- 
tification, en  considération  du  service  qu’ils  ont  rendu 
sur  le  canal  de  Versailles  pendant  l’année  1699,  et 
6tt  i33  6d  pour  les  taxations  du  trésorier.  8o6tt  1 3S  /id 
De  luy,  6oott  pour  délivrer  au  nommé  Soulaigre, 
concierge  du  château  vieux  de  Saint -Germain -en - 
Laye,  pour  son  remboursement  des  dépenses  qu’il  a 
faites  pour  faire  nettoyer  dans  les  apartemens  et  cours 
dud.  château,  pendant  l’année  dernière  1699  que  le 


Roy  et  la  reine  d’Angleterre  y ont  logé,  et  3*1  63  8d  pour 

les  taxations 603^6’ 8d 

De  luy,  686^5’  pour  délivrer  au  sr  curé  de  Marly, 
sçavoir  : 210^  pour  la  nonjouissance,  pendant  l’année 
dernière  1699,  de  7b  arpens  de  pré  compris  dans  le 
fonds  de  Marly,  et  676^  a’  pour  la  nonjouissance,  pen- 
dant lad.  année,  de  la  dixme  des  terres  labourables  de 
lad.  cure,  que  le  Roy  a fait  planter  en  bois,  y compris  la 
dixme  du  troupeau  du  Trou  d’Enfer,  et  1 6’  pour  les 

taxations  du  trésorier 68gH  19* 

8 janvier  : de  luy,  2000tt  pour  délivrer  au  sT  Morlet, 
par  gratification,  en  considération  du  soin  qu'il  a pris 
des  plants  d’arbres  des  jardins  et  avenues  des  Maisons 
royales  pendant  l’année  dernière  1699,  et  i6H  i3s6d 

pour  les  taxations 2016^  1 3S  6d 

De  luy,  iooott  pour  délivrer  au  sr  Ballon  fils,  par 
gratification,  en  considération  des  services  que  feu  son 
père  a rendus  dans  les  plants  d’arbres  desd.  jardins 
et  avenues,  et  8*1  6 3 8d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier  ioo8tt  63  8‘1 

De  luy,  3ooH  pour  délivrer  à la  veuve  du  sr  Jourdan, 
cy- devant  inspecteur  dans  les  bâlimens  et  jardins  du 
château  de  Versailles,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a 
accordée  pendant  l’année  dernière  1699,  en  considé- 
ration des  longs  services  qu’il  a rendus  à S.  M.  en  celle 

qualité,  et  2H  îo’pour  les  taxations 3o2tt  10* 

8 janvier  : de  luy,  87 5’1  pour  délivrer  au  sr  Prieur, 

! curé  de  Croissy-la-Garenne,  prez  de  Saint-Germain-en- 
Laye,  pour  son  indemnité  de  la  nonjouissance  des 
j dixrnes,  pendant  l’année  dernière  1699,  sur  les  terres 
! acquises  au  nom  du  Roy  dans  lad.  paroisse,  et  3^  2*6d 
[ pour  les  taxations  du  trésorier 378**  2*  6 
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RECETTE. 


De  luy,  3oo*t  pour  délivrer  à la  veuve  d’OuviER  Fleu- 
rant, cy-devant  jardinier  de  Trianon,  par  gratification, 
en  considération  de  ce  que  Antoine  Trumel,  qui  avoit 
une  pension  de  i5oott,  qui  est  mort,  la  nourissoit  avec 
ses  enfants,  et  2ttios  pour  les  taxations  du  tréso- 
rier  30  2^1  os 

De  luy,  Aoorï  pour  délivrer  au  nommé  Chatillon, 
jardinier  de  l’orangerie  de  Fontainebleau,  par  gratifi- 
cation, en  considération  du  soin  qu’il  a eu  des  orangers 
de  S.  M.  pendant  1699,  et  3**  6S  8d  pour  les  taxa- 
tions  Ao3tt6s8d 

De  luy,  300^  pour  délivrer  aux  enfants  de  feu  de  la 
Rabellërie  , pour  aucunement  les  dédommager  de  ce  que 
le  clos  qu’ils  avoient  à Marly  et  qui  leur  a esté  pris  pour 
l’augmentation  des  travaux  que  le  Roy  y a fait  faire,  n’a 
esté  estimé  que  i3iott,  quoy  qu’il  fut  loué  i20tt  par 
an,  et  2tt  ios  pour  les  taxations 3o2rt  ios 

16  janvier  : de  luy,  1 3o4t+  pour  délivrer  au  sr  Arnoul, 

savoir  : 3ott  pour  un  pélican,  3ott  pour  un  coulqui, 
2 0tt  pour  une  canne  d’Egipte,  îfitt  pour  une  aigrette, 
3ott  pour  deux  rats  de  Pharaon,  23ott  pour  une  au- 
truche, ioott  pour  deux  chèvres  de  la  Thebaide,  3ooH 
pour  dix-neuf  poules,  sultanes,  A56tl  pour  vingt-huit 
rats  d’Inde,  et  72^  pour  deux  bellanchans  ; le  tout  livré 
pour  le  service  du  Roy  à la  Ménagerie,  de  l’envoi  du 
sr  Mosnier,  d’Aix  en  Provence,  et  iott  17’ A'1  pour  les 
I axations  du  trésorier 1 3 2 A 1 7 5 Ad 

17  janvier  : de  luy,  n8ott  pour  délivrer  aux  prin- 
cipal, procureur  et  boursiers  du  collège  de  Cambray, 
pour  le  dédommagement  de  leurs  bàtimens  qui  ont  esté 
démolis  par  ordre  du  Roy  pour  la  construction  du  Col  - 
loge  de  France,  et  ce  pour  l’année  dernière  1699,  et 
gtt  jg5  8a  pour  les  taxations  du  trésorier. . 1 189^  i6s  8d 

De  luy,  eoott  pour  délivrer  au  nommé  Angrou,  dit 
Poulet,  ancien  fontainier  de  Choisy,  par  gratification 
pendant  l’année  dernière  1699,  et  iH  i3s  Ad  pour  les 

taxations  du  trésorier 20itt  i3s  Ad 

17  may  : de  luy,  A32000ti  pour  employer  à compte 
des  dépenses  que  S.  M.  a ordonné  estre  faites  dans  ses 
bàtimens  pendant  le  reste  de  la  présente  année,  outre 
les  fonds  cy-devant  faits,  et  3fioott  pour  les  taxa- 
tions  A356oott 

20  juin  : de  luy,  2 83o(t  pour  employer  au  payement 
des  gratifications  que  le  Roy  a accordées  aux  otficiers 
des  bàtimens  et  jardins  de  son  château  de  Fontaine- 
bleau en  considération  du  bon  état  de  leurs  entretiens 
pendant  l’année  dernière  1699,  et  23^1  i!8H  pour 

les  taxations 2853tt 1 rs8d 

11  may  : de  luy,  3oooH  pour  délivrer  aux  prestres 
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de  la  Mission  establis  à Fontainebleau,  pour  leur  sub- 
sistance et  entretennement  pendant  les  six  premiers 

mois  de  la  présente  année  1700 3ooott 

9 juillet  : de  luy,  Sono*1  pour  délivrer  au  sr  Mi- 
rigner , par  gratification,  en  considération  du  travail  ex- 
traordinaire qu’il  a fait  pour  la  vérification  et  le  paye- 
ment des  vieilles  debles  des  Bàtimens  du  Roy,  et  2 5*1 

pour  les  taxations 3 0 2 5^ 

11  juillet  : de  luy,  Aoott  pour  délivrer  au  nommé 
Loyselet,  par  gratification  ordinaire,  en  considération 
de  ce  qu’il  a accordé  le  carillon  de  la  Samaritaine  et  les 
cloches  de  la  parroisse  de  Versailles,  et  3ttGs8dpour 

les  taxations Ao3tt  6‘  8d 

i5  juillet  : de  luy,  33ooott  pour  employer  au  paye- 
ment des  nouveaux  ouvrages  que  S.  M.  a ordonné  estre 
faits  au  jardin  de  Marly  pendant  la  présente  année,  et 

275^  pour  les  taxations 33a75H 

19  septembre  : de  luy,  209877^  pour  employer  au 
payement  des  dépenses  que  le  Roy  a ordonné  estre  faites 
en  ses  bàtimens,  par  augmentation  pendant  la  présente 
année,  outre  les  fonds  cy-devant  faits,  et  1 7 A 8tt  1 gs  Gd 

pour  les  taxations 21162 19’  (id 

1 5 novembre  : de  luy,  1 287N  pour  délivrer  aux  béni- 
tiers du  feu  sr  Petit,  de  Fontainebleau,  pour  la  pen- 
sion que  le  Roy  luy  a accordée  pendant  dix  mois  neuf 
jours,  escheus  le  9 aoust  de  l’année  dernière  1699,  à 
raison  de  iboott  par  an,  et  iott  1 3S  Ad  pour  les  taxa- 
tions  » i . . . i . 1 297^  1 3S  Ad 

De  luy,  3oott  pour  délivrer  à la  veuve  d’OLiviER  Fleu- 
rant, cv-devant  jardinier  de  Trianon,  par  gratification, 
pendant  l’année  1700,  en  considération  de  ce  que  An- 
toine Trumel,  qui  avoit  une  pension  de  i5oott,  qui  est 
mort,  la  nourrissoit  avec  ses  enfants,  et  2 h ios  pour  les 

taxations *....*.* 3o2tt  1 o5 

28  novembre  : de  luy,  Coott  pour  délivrer  à la 
veuve  du  feu  sr  Manessier,  trésorier  général  des  Bàti- 
mens, pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée  et  à 
ses  filles  pendant  la  présente  année,  pour  leur  donner 
moyen  de  subsister,  et  pour  les  taxations.  . . . 6o5tt 
5 décembre  : de  luy,  g 3 A ^ 9 5 pour  employer  au 
payement  des  dédommngemens  et  nonjonissances  des 
terres,  chateigneraves , friches  et  autres  héritages  oc- 
cupez par  le  camp  du  régiment  du  Roy,  marqué  proche 
Béchevet,  parroisse  de  Lucienne,  dans  le  chantier  de 
la  Cardinière,  pendant  la  présente  année  1700,  et 

7tti55  911  pour  les  taxations gAatt  A5  9'1 

De  luy,  3oott  pour  délivrer  au  nommé  Cucci,  ébé- 
niste et  fondeur,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a ac- 
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cordée  pendant  la  présente  année  1700,  et  attio‘ 

pour  les  taxations 3oatt  1 o3 

a 0 décembre  : de  luy,  aooott  pour  délivrer  au 
s1  Desgodets,  architecte,  pour  ses  apointemens  pen- 
dant la  présente  année,  et  i6tti3s4d  pour  les  taxa- 
tions  aoi6tti3s4d 

ao  décembre  : de  luy,  i5oott  pour  délivrer  au 
s1  Bailly,  peintre,  ayant  la  garde  des  tableaux  du 
Boy,  pour  ses  apointemens  pendant  la  présente  année, 

et  1211  io’  pour  les  taxations i5iatt  105 

7 décembre  : de  luy,  3ooott  pour  délivrer  aux 
prestres  de  la  Mission  de  Fontainebleau,  pour  leur 
subsistance  et  entretcnnement  pendant  les  six  derniers 
mois  de  la  présente  année  1700,  y compris  les  taxa- 
tions du  trésorier 3oooH 

RECETTE  PARTICULIÈRE  l^OO. 

3 janvier  : de  M.  Chaules  Le  Besgue,  cy-devant  Con- 
seiller du  Roy,  trésorier  général  des  Bàtimens,  6oooott 
faisant  partie  de  plus  grande  somme  restante  entre  ses 


mains  de  son  année  d’exercice  1698 . . 6oooott 

ier  février  : dud.  Le  Besgue,  -i  1 35+t  1 7*  8d  restant 
entre  ses  mains,  comme  ci-dessus 4i3ott  17“  8d 


i4  février  : des  particuliers  qui  ont  joui  des 
herbes  et  pèches  de  la  nouvelle  rivière  d’Eure,  de- 
puis Pontgoin  jusqu’à  Bcrchère,  pendant  l’année  der- 
nière 1699 81  Z|N  ios 

Du  sr  Pigoreau,  1270^  provenons  de  la  vente  de 
quelques  équipages  du  sr  Lemaistre,  entrepreneur  de 
l’aqueduc  de  Maintenon,  apartenans  à S.  M.,  attendu 
qu’ils  sont  passez  en  compte  aud.  Lemaistre  dans  le 

compte  que  M.  Robelin  a fait  avec  luy 1270** 

2 3 janvier  : de  M.  de  Turmenyes,  cy-devant  receveur 
général  de  l’hôtel  royal  des  Invalides,  6oooott  suivant 
l’ordre  à luy  donné  par  M.  de  Barbesieux  ce  jourd’hui, 
pour  estre  employez  aux  dépenses  à faire  au  bâtiment  de 
l’église  dud.  hôtel  pendant  la  présente  année.  60000H 
2 4 février  : de  M.  Guérin  de  Chermon,  trésorier  de 
France  à Moulins,  42  0tt  en  l’acquit  de  Messieurs  les 
trésoriers  de  France,  procureur  du  Roy  et  greffier  au 
Bureau  des  finances  de  Moulins,  à compte  des  arrérages 
escheus  de  la  rente  de  pareille  somme,  par  chacun  an 
par  eux  deue  à la  succession  de  dclfunt  Charles  Ma- 
nessier,  trésorier  général  des  Bàtimens,  qui  en  demeu- 
rera d’autant  quitte  envers  S.  M.,  suivant  l’arrest  du 

Conseil  d’Estat  du  21  décembre  iGg4 

28  février  : des  nommez  Dolot  et  Paris,  e4G3tt  12’ 
pour  le  prix  des  fagots  et  bois  de  corde  provenant  des 


émondes  des  billes  de  Flandre  qui  ont  été  élaguez  dans 
le  petit  parc  de  Saint-Germain-en-Laye,  dans  la  roulte 
des  Loges,  et  des  charmilles  qui  ont  esté  arrestées 
par  le  haut  dans  le  parc  de  Voisins,  pendant  janvier 

et  février  1700 2463tti23 

3 mars  : du  nommé  Lecerf,  marbrier,  226 h 9 2 d 
pour  le  prix  de  quatre  blocs  de  marbre  de  Campan, 
toisant  les  quatre  ensemble  70  pieds  5 pouces  7 li- 
gnes 3/i2,  à raison  de  3ott  le  pied  cube..  . . 226^  2d 
7 mars  : de  François  Cuvillier,  marbrier,  iooott 
pour  le  prix  de  douze  cheminées  de  marbre  qui  ont  esté 
démolies  au  château  deMarly  en  l’année  dernière  1699, 
et  vendues  aud.  Cuvillier  au  profit  du  Roy..  . . iooott 
10  mars  : de  plusieurs  marbriers,  7880^  ios  9“  pour 
le  prix  des  marbres  qui  leur  ont  esté  livrez  du  magasin 
du  Roy  pendant  l’année  dernière  169g  et  la  présente, 
suivant  l’estât  certifié  par  le  s1'  de  Beaufort,  directeur 
des  magasins  de  S.  M.,  le  8 du  présent  mois  7880^  1 o5  gd 
De  Jean  Le  Pilkur,  fondeur,  aott  pour  le  prix  des 
cendres  qui  sont  restées  au  magasin , provenues  des 
crasses  de  la  figure  équestre  de  la  place  de  Louis-le- 

Grand 20^ 

20  mars  : de  Martin  Le  Prince,  marbrier,  1 4 1 1 ++ 1 os 
pour  le  prix  de  deux  blocs  de  marbre  de  Campan,  con- 
tenant 3g  pieds  9 ponces  7 lignes  3/i2,  à 3ott  le  pied 
cube,  et  d’un  bloc  de  marbre  de  Languedoc,  contenant 
12  pieds  1 pouce  11  lignes,  à raison  de  i8tt  le  pied 
cube,  qui  luy  ont  esté  livrez  du  magasin  du  Roy.  .. 

1 4 1 1 tt  1 os 

2.5  mars  : du  nommé  Beaussieu,  marbrier,  1 3 ^ 4 a 
pour  le  prix  d’une  tranche  de  marbre  blanc  qui  luy  a 
esté  livrée  du  magasin  du  Roy,  contenant  3 pouces 
1 ligne  G/12  cube,  à raison  de  5ott  le  pied  ....  1311  4d 
26  mars  : du  nommé  Rousseau,  autre,  363*+ G3  8d 
pour  le  prix  de  deux  tranches  de  marbre  de  vert  de  mer, 
l’une  toisant  en  cube  2 pieds  3 pouces  3 lignes,  l’au- 
tre toisant  3 pieds  9 pouces  5 lignes,  et  4 pouces  9 li- 
gnes d’épaisseur,  le  tout  montant  à 6 pieds  8 lignes,  à 
raison  de  GoH  le  pied  cube 363tt  Gs  8d 

30  mars  : du  nommé  Lapierre  Mallerot,  marbrier, 

397+*  1 3S  1 id  pour  le  prix  d’un  bloc  de  marbre  verd 
de  Campan,  contenant  11  pieds  4 pouces  4 lignes  3/12 
cubes,  qui  luy  a esté  livré  du  magasin  du  Roy,  à raison 
de  35tt  le  pied  cube 397*+  i33  1 id 

31  mars  : de  M.  Guérin  de  Chermon,  trésorier  gé- 
néral des  ponts  et  chaussées  de  France,  8445tt  en  l’ac- 
quit de  M"  les  président,  trésoriers  de  France,  pro- 
cureur du  Roy  et  greffier  au  Bureau  des  finances  de 
Moulins,  sçavoir  : 84oott  faisant  le  sort  principal  do 
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4 20++  de  rente  qu’ils  doivent  à la  succession  du  feu 
sr  Manessier,  trésorier  des  Bàtimens,  par  contract  du 
20  février  1692  , et  45++'pour  les  arrérages  de  lad.  rente 
depuis  le  20  février  dernier  jusqu’à  ce  jour,  au  moyen 
de  quoy  ils  demeurent  quittes  envers  lad.  succession 
tant  du  principal  que  des  arrérages  de  lad.  rente,  sui- 
vant l’arrcst  du  Conseil  d’Etat  du  3o  du  présent  mois, 

et  icelle  succession  envers  S.  M 8445++ 

6 avril  : de  Mrae  de  la  Moignon,  i36++  5“  3'1  pour  le 
prix  des  drogues  de  teinture  qui  ont  esté  employées  aux 
Gobelins  à teindre  65  livres  i4  onces  de  laine  blanche 
d’Anglelerrre1,  dont  2 5 livres  i3  onces  4 gros  en  cra- 
moisy  et  4o  livres  4 gros  en  teinte  commune.  1 36++  5S  3d 
Du  sr  de  Beaufort,  directeur  des  magasins  des  mar- 
bres et  des  Bàtimens  du  Roy,  à Paris,  700*+  pour  le 
prix  de  36  poutres  de  bois  de  sapin  qui  ont  été  vendues 
an  sr  Bocle,  ébéniste,  dès  le  21  mars  1699,  et  livrées 
aud.  Bodlè  par  led.  sr  de  Beaufort  le  18  novembre, 
suivant  le  certificat  de  M.  de  Cotte,  intendant  des  Bâti- 
mens  de  S.  M. , de  cejourd’huy 700+1 

22  avril  : dud.  sr  Lebesgue,  1 2332++ gs  faisant  partie 

de  plus  grande  somme  restante  entre  ses  mains  de  ses 
années  d’exercice  précédentes 12332++  9* 

23  avril  : du  nommé  Dauphin  de  Sainte-Marie,  sculp- 

teur, 59++  1 5 3,d  pour  le  prix  d’une  tranche  de  marbre 
verd  de  Campan,  contenant  1 pied  8 pouces  3 lignes 
cubes,  qui  luy,-  a esté  livrée  du  magasin  du  Roy,  à raison 
de  35++  le  pied[  cube.  . . . . 69+*  is  3d 

Du  nommé.  Rousseau,  sculpteur,  23++  183  5d  pour  le 
prix  d’une  tramche  de  marbre  verd  de  mer,  contenant 
4 pouces  9 lignes  5/i2  cubes,  qui  luy  a esté  livrée  du 
magasin,  à raison  de  60++  le  pied  cube  ....  2 3++  i8s  5d 
26  avril  : de  Jacques  Ergot,  marbrier,  859++io55d 
pour  le  prix  de  trois  trenches  de  marbre  verd  de  Campan , 
contenant  g pieds  6 pouces  6 lignes  11/12  cubes,  à raison 
de  35++  le  pied  cùbe,  et  d’une  trenche  de  marbre  verd 
de  mer,  contenant  8 pieds  9 pouces  1 ligne  4/i  2 , à raison 

de  60++  le  pied  cube 859++  ios5d 

9 may  : de  Jacques  Legendre,  marbrier,  18++  pour 
le  prix  d’une  tranche  de  marbre  blanc  du  magasin  du 
Roy,  toisant  à pouces  3 lignes  10/12  cube,  à raison  de 

5o++  le  pied  cube 18++ 

Du  nommé  Ménard,  marbrier,  102++  is  pour  le  prix 
d’une  tranche  de  marbre  blanc  des  magasins  du  Roy, 
toisant  en  cube  2 pieds  6 lignes,  à 5o++  le  pied  cube, 
qui  luy  a esté  livrée  des  magasins  du  Roy.  . . . 102++  is 
Du  nommé  François,  i42++  ios  pour  le  prix  d’une 
toue  de  sapin  et  de  deux  petites  baraques  de  bois  de 
chêne,  planchayées  dans  le  fonds,  qui  a servi  à voifurer 
comptes  des  bâtiments.  — iv. 


au  port  de  Meulan  les  sangliers  de  la  forest  de  Chambord , 

et  les  toiles  qui  ont  servi  à les  prendre 1 42++ 1 os 

i3  may  : de  Louis  Deschamps,  marbrier,  26++  i2s3d 
pour  le  prix  de  quatre  tranches  de  marbre  verd  de  Cam- 
pan, contenant  9 pouces  1 ligne  1/2  cube,  qui  luy  ont 
esté  livrées  du  magasin  du  Roy,  à raison  de  35++  le 

pied  cube 2 6++i2s3d 

16  may  : de  la  veuve  et  héritiers  de  François  Millot, 
menuisier,  5g++  ios  pour  le  prix  de  sept  vieilles  portes 
qui  luy  ont  esté  livrées  du  magasin  du  Roy  à Saint- 

Germain-en-Laye,  dès  le  28  aoust  1699 69++  ios 

De  la  somme  de  12017!+  188  provenant  de  la  cassette 
de  Monseigneur,  pour  eslre  employée  au  payement  des 
ouvrages  que  Monseigneur  a ordonné  eslre  faits  au  châ- 
teau de  Meudon  pendant  la  présente  année,  y compris 
99++  5 3 7d  pour  les  taxations  de  celle  de  1191 8++ 1 as  5d  à 

quoy  montent  lesd,.  ouvrages 12017++ 189 

28  may  : du  nommé  Nicque,  sculpteur,  88++  ios  iod 

pour  le  prix  d’une  tranche  de  marbre  de  Languedoc, 
toisant  3 pieds  6 pouces  6 lignes  cube,  à 25+1  le  pied 

cube 88++io3iod 

De  Jacques  Ergot,  263++  ios9d  pour  une  tranche  de 
verd  d’Egypte,  contenant  4 pieds  4 pouces  8 lignes  1/2 

cube,  à 60++  le  pied 2 63++iosgd 

6 juin  : de  Pierre  Leclerc,  dit  Pittre,  entrepreneur, 
2ii3++i4s  pour  le  prix  du  poisson  qui  a esté  pêché 
dans  les  étangs  de  Holande  et  du  Perray,  suivant  le  mar- 
ché passé  devant  Me  Beauvais  et  son  collègue,  notaires 
au  Châtelet  de  Paris , le  25  janvier  dernier..  211 3++  i43 

12  juin  : du  nommé  Nicque,  sculpteur,  3 2 4++ 1 4 5 5d 

pour  le  prix  d’un  bloc  de  marbre  verd  de  Campan,  con- 
tenant 9 pieds  3 pouces  8 lignes  cube,  qui  luy  a esté 
livré  du  magasin  du  Roy,  à raison  de  35++  le  pied 
cube 32  4++i4s5d 

De  Louis  Deschamps,  marbrier,  280++ 19"  pour  le 
prix  d’une  tranche  de  marbre  verd  de  Campan,  conte- 
nant 8 pieds  3 lignes  cube,  qui  luy  a esté  livré  du  ma- 
gasin du  Roy,  à 35++  le  pied  cube 280++  igs 

13  juin  : du  nommé  Rousseau,  sculpteur,  4i8++ 13’  2d 

pour  le  prix  de  deux  tranches  de  marbre  de  serancoîin, 
•contenant  6 pieds  11  pouces  8 lignes  1/8,  lesquelles  luy 
ont  esté  livrées  du  magasin  du  Roy,  à 60++  le  pied 
cube 4 1 8++ 1 2S  2d 

20  juin  : de  Vincent  de  Gouy,  sculpteur,  109++ 163  3d 
pour  le  prix  d’une  tranche  de  marbre  blanc,  contenant 
2 pieds  2 pouces  4 lignes  1/2  cube,  qui  luy  a esté  livrée 
du  magasin,  à raison  de  5o++  le  pied  cube.  109++ 163  3d 
27  juin  : de  Pierre  Follain , 260++  restant  entre  ses 
mains  de  la  somme  de  3oo++,  à quoy  monte  le  prix  de 
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deux  batleaux  qui  ont  voilure  des  daims  de  Chambord 
dans  la  forest  de  Sainl-Germain-en-Laye,  vendus  au  profit 
du  Roy,  les  4 o++  déduits,  sçavoir  : 20++  au  passager  du 
bacq  d’Arbelai  pour  la  garde  desd.  batteaux,  et  20++ 
pour  les  faire  venir  dnd.  Arbelai  au  port  de  Marly.  260++ 
4 juillet  : du  nommé  Renot,  marbrier,  25*+  pour  le 
prix  d’une  tranche  de  marbre  blanc,  contenant  6 pouces 

cubes,  à raison  de  5o++  le  pied  cube 2 5++ 

De  Jean  Cuvillier,  marbrier,  12  3++  193  2 d pour  deux 
tranches  de  marbre  verd  de  Campan,  contenant  3 pieds 
6 pouces  G lignes  cubes , à 35++  le  pied  cube.  12  3++  igs2d 
11  juillet:  de  Jacques  Haneose,  marbrier,  3i++n3nd 
pour  le  prix  d’une  tranche  de  marbre  de  serancolin, 
contenant  G pouces  3 lignes  10/12  cube,  à 60++  le  pied 

cube 3i++  1 18 1 id 

18  juillet  : du  sr  Germain,  i5o++  pour  le  prix  des 
bois  morts  qui  ont  esté  coupez  aux  arbres  du  Cours-la- 

Reyne  pendant  la  présente  année  1 5o*+ 

20  juillet  : de  Jacques  Ergo,  marbrier,  28++  pour 
le  prix  de  trois  tranches  de  marbre  verd  de  Campan, 
contenant  9 pouces  7 lignes  cubes,  à raison  de  35++  le 

pied  cube.  

23  juillet:  du  nommé  Bonnet,  marbrier,  89++  1 43  Sd, 
sçavoir  : 60++  pour  le  prix  de  huit  morceaux  de  marbre 
vert  d’Egipte,  onze  morceaux  de  bresche  violette  et  quatre 
morceaux  de  gruiotte,  contenans  ensemble  1 pied  cube, 
à 6o++  le  pied,  et  29+t  i43  3d  pour  le  prix  de  dix-sept 
morceaux  de  marbre  de  Sicile,  contenans  5 pouces  2 li- 
gnes 1/2,  à 8o++  le  pied  cube 8g++i4!3d 

•ih  juillet  : dnd.  Ergo,  47i++io38d  pour  le  prix 
d’une  tranche  de  marbre  vert  de  Campan,  toisant 
i3  pieds  6 pouces  8 lignes  cube,  à raison  de  35++  le 

pied  cube 471++  103  8“ 

Du  nommé  La  Pierre,  autre,  6i2++23id  pour  le 
prix  de  quatre  tranches  de  marbre  blanc , contenant  toutes 
ensemble  12  pieds  2 pouces  10  lignes  5/ia,  qui  luy 
ont  esté  livrées  du  magasin  du  Roy,  à raison  de  5o++  le 

pied  cube 612++  2*  id 

26  juillet  : de  Martin  Le  Prince,  autre,  1 909*+  5S  7e1, 
sçavoir  : 3g3++  1 5’  pour  le  prix  d’une  tranche  de  marbre 
de  serancolin  , contenant  6 pieds  6 pouces  g lignes  cube, 
à raison  de  60++  le  pied  cube;  117 gt+  7*  7d  pour  le 
prix  de  2 blocs  de  marbre  vert  de  Campan,  contenans 
ensemble  33  pieds  8 pouces  4 lignes  4/12  cube,  à raison 
de  35++  le  pied  cube,  et  366++  3S  pour  le  prix  d’un  bloc 
de  marbre  de  Languedoc,  contenant  i4  pieds  7 pouces 
9 lignes  i/4  cube,  qui  luy  a esté  délivré  du  magasin,  à 

raison  de  25++  le  pied  cube 1 g3g++  5“  711 

4 aoust  : de  François  Deschamps,  autre,  i2g4++  43  8d, 


sçavoir  : g64++  i8s  pour  un  bloc  de  marbre  verd  de 
Campan,  contenant  27  pieds  6 pouces  9 lignes  5/12  cube , 
à 35++  le  pied  cube,  et  3a9++  65  8d  pour  un  bloc  de 
marbre  de  Languedoc,  contenant  i3  pieds  4 pouces,  à 

raison  de  2 5++  le  pied  cube 1294++  43  8d 

De  Jean  Cuvillier,  marbrier,  iii++2spour  deux 
tranches  de  marbre  vert  de  Campan.  contenant  3 pieds 
2 pouces  1 ligne  cube,  à 35++  le  pied  cube.  ...  1 1 1*+  2 3 
5 aoust  : de  Louis  Regnouf,  paveur,  2io++i63  8d 
pour  36  toises  24  pieds  de  gros  pavé  sortant  de  devant 
la  grille  prez  la  chapelle  de  Marly,  qui  lui  a esté  donné 
en  compte,  à raison  de  5++  i53  la  toise. ...  210++ 163  8d 

7 aoust:  dud.  Deschamps,  52  5++6s,  sçavoir:  192++  i53  2d 

pour  une  trenche  de  marbre  de  Languedoc , contenant 
7 pieds  8 pouces  6 lignes,  à raison  de  2 5++  le  pied 
cube,  et  332++ 103  iod  pour  une  trenche  de  marbre  de 
Campan,  contenant  9 pieds  6 pouces  cubes,  à 35++  le 
pied  cube 5 25 11  G3 

8 aoust  : de  Claude  Tarlay,  marbrier,  2076++  1 7S  Gd, 

sçavoir  : 1690+*  1 83  9e1  pour  le  prix  de  deux  blocs  de  mar- 
bre de  Campan,  contenans  ensemble  48  pieds  3 pouces 
glignes  cube,  àraison  de  35*+  le  pied  cube,  et  385++ 1 Ss 
9'1  pour  un  bloc  de  marbre  de  Languedoc,  contenant 
i5  pieds  6 pouces  3 lignes  cube,  à raison  de  2 5++  le 
pied  cube 2076,|i7s6'1 

De  luy,  4i6++  i3s  4d  pour  le  prix  d’un  bloc  de  marbre 
de  brèche  noire,  contenant  16  pieds  8 pouces,  à raison 

de  2 5++  le  pied  cube 4 1 G++ 1 3S  4‘‘ 

De  luy,  175*+  pour  une  tranche  de  marbre  de  se- 
rancolin, contenant  2 pieds  11  pouces,  à 60++  le  pied 

cube *75t1 

8 aoust  : dud.  Leprince,  4 7 9++  53,  sçavoir:  429++  53  pour 
un  bloc  de  marbre  de  brèche  soutère  1,  contenant  1 7 pieds 
2 pouces  cube,  à 2 5++  le  pied  cube,  et  5o++  pour  une 
tranche  de  serancolin,  contenant  10  pieds  cube,  à 60++ 

le  pied  cube 479*+  5S 

De  luy  : 52  3*+ 163  6d,  sçavoir  : 1 56++  5S  8d  pour  le  prix 
de  4 pieds  5 pouces  7 lignes  2/12  cube  de  Campan, 
à 35++  le  pied;  19++  173  6d  pour  une  trenche  de  marbre 
de  Languedoc,  contenant  9 pouces  7 lignes  3/ 1 2 cube, 
à 25++  le  pied  cube,  et  347++ 1 33  4d  pour  5 pieds  9 pouces 
6 lignes  5/a  a cubes  de  marbre  verd  de  mer,  à 60++  le 

pied  cube 5 2 3++  16’  6d 

Dud.  Tarlay,  787++ 1 53  3d,  sçavoir  : 25i++  pour  4 pieds 
2 pouces  2 lignes  5/ia  cube  de  marbre  de  brèche  vio- 
lette, à 60++  le  pied  cube;  282++i33  4d  pour  4 pieds 

1 II  faut  lire  «de  Sauveterrew.  Voir  un  peu  plus  loin  l’ar- 
ticle qui  précède  le  i4  septembre. 
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8 pouces  6 lignes  5/ia  cube  de  serancolin,  à 6ott  le 
pied  cube,  et  2 54ttn3  i id  pour  4 pieds  a pouces 
8 lignes  cube  de  marbre  bleu  turquin,  à 6oH  le  pied 

cube 787^15*  3d 

ier  septembre  : du  nommé  Ménard,  marbrier, 
29tti8snd  pour  le  prix  d’une  trenche  de  marbre  de 
Languedoc,  contenant  1 pied  2 pouces  4 lignes  cube, 

à 2 5tt  le  pied  cube agttiS3  iid 

Du  nommé  Bourderelle  , marbrier,  37**  2S  pour  le 
prix  d’une  trenche  de  marbre  blanc,  contenant  8 pouces 

11  lignes  4/  12  cube,  à 5ott  le  pied  cube 37^  2 3 

De  Pierre  Lisqui,  i07tti8s  pour  le  prix  d’une 

trenche  de  marbre  serancolin,  contenant  1 pied  9 pouces 
1 î lignes  cube,  à raison  de  6oti  le  pied  cube.  io7H  183 
3 septembre  : de  M.  Jean-Baptiste  Düret,  cy-devant 
trésorier  général  des  Bâtiments,  5778^1“  6d  restants 
entre  ses  mains  du  fonds  destiné  pour  les  dépenses  des 

Bâtimens  de  l’année  dernière  1699 5778^1’  6d 

De  Martin  Le  Prince,  i5itt  i3s  8d  pour  le  prix  d’un 
bloc  de  marbre  de  Campan,  contenant  4 pieds  4 pouces, 

à 35tt  le  pied  cube 1 5 1 tt  1 3S  8d 

12  septembre  : dud.  Deschamps,  marbrier,  35ttpour 
le  prix  d’une  trenche  de  marbre  de  Campan,  contenant 

1 pied  cube,  à raison  de  35^  le  pied 35tt 

Dud.  Mesnard , 17 44tt  175  iod,  sçavoir  : 791^2’  iod 
pour  le  prix  d’un  bloc  de  marbre  de  Campan,  contenant 
22  pieds  7 pouces  3 lignes  cube,  à 35tt  le  pied  cube; 
643+t  1 5*  pour  un  bloc  de  brèche  noire,  contenant 
25  pieds  91  pouces  cube,  à 2 5H  le  pied  cube,  et  3iott 
pour  un  bloc  de  marbre  de  Languedoc,  contenant 

12  pieds  10  pouces  cube,  à raison  de  2 5^  le  pied 

cube i744Ni75iod 

De  luy,  1 o5ott,  sçavoir  : 760**  pour  le  prix  de  1 2 pieds 
6 pouces  cube  de  marbre  de  serancolin,  à 6ott  le  pied 
cube,  et  3oott  pour  un  bloc  de  brèche  violette,  contenant 

5 pieds  cubes,  à 6ott  le  pied  cube io5ott 

Dud.  Lisqui,  4 684tt  1 3S,  sçavoir  : 3 199»  1 4*  4d  pour 
cinq  blocs  de  marbre  verd  de  Campan , contenant  91  pieds 

5 pouces  cubes,  à 35tt  le  pied  cube;  296^  i43  pour  un 
bloc  de  marbre  de  Sauveterre,  contenant  11  pieds 
10  pouces  cube,  à 26^  le  pied  cube;  2 2Ôtt  pour  une 
trenche  idem,  contenant  9 pieds  cube,  à 2btt , et  96  4 K 4 5 8d 
pour  un  bloc  de  marbre  de  Languedoc,  contenant  38  pieds 

6 pouces  10  lignes,  à 2 5tt  le  pied  cube..  . 4C84tt  i3s 
i4  septembre  : dud.  Le  Prince,  9911  83  1 oJ  pour 

six  petits  morceaux  de  marbre  do  Sicile,  contenans 
1 pied  10  pouces  11  lignes  cubes,  à 8ott  le  pied 

cube 99H85iod 

D’Antoine  Cuvillier,  marbrier,  22  irt3s  2d,  sçavoir  : 


i35tt  is  7d  pour  le  prix  de  3 pieds  10  pouces  1 1 lignes 
de  marbre  de  Campan , à 35tt  le  pied  cube,  et  86tt  13  711 
pour  trois  tranches  de  marbre  de  brèche  grise,  la  pre- 
mière contenant  4 pouces  4 lignes  7/12,  la  deuxième 
contenant  1 pied  10  pouces  4 lignes  8/12  cube,  la  troi- 
sième contenant  1 pied  2 pouces  7 lignes  6/1 2 , à raison 

de  2 5H  le  pied  cube 22itt3s2d 

7 octobre  : de  Guillaume  Raqui,  charpentier,  et  de 
Louis  Le  Rond,  menuisier,  4ooN  pour  le  prix  de 
95  poutres  de  différentes  longueurs  et  grosseurs  apar- 
tenans  au  Roy,  à Chambord , et  hors  d’état  de  servir 
aux  bâtimens  de  S.  M. , qui  leur  ont  esté  vendues  et  ad- 
jugées  4oott 

17  octobre  : de  Guillaume  Leroy,  jardinier  à Tou- 
lon, ioott  pour  une  année,  escheüe  le  3o  avril  dernier, 
de  la  rente  qu’il  doit  du  jardin  de  S.  M.  à Toulon,  sui- 
vant le  traité  qui  a esté  fait  avec  luy,  passé  devant  le 


notaire  roval  dud.  Toulon,  du  8 juin  1697,  pour  six 

ans ioott 

19  octobre  : de  Nicolas  Dëzègre,  marbrier, 


i5o8tt63  8d  en  deux  parties  égales  qui  font  le  prix  de 
deux  trenches  de  marbre  serancolin,  contenant  cha- 
cune 5 pieds  6 pouces  10  lignes  1/12  cube,  à 6ott  le 
pied  cube,  et  2 trenches  de  vert  Campan,  contenant 
chacune  12  pieds  cube,  à 3 5tt  le  pied..  . . 1 5 0 81+  6S  8d 
26  octobre  : dud.  Le  Prince,  1709^  173  1 id,  sçavoir: 
1 1 4 8tt  8*  gd  pour  deux  blocs  de  marbre  de  Campan, 
contenant  3e  pieds  9 pouces  9 lignes  5/ 12  cubes,  à 35tt 
le  pied  cube,  et  56iH  9’  1 id  pour  un  bout  de  colonne  de 
brèche  grise,  contenant  22  pieds  6 pouces  6 lignes  cube, 

à 25«  le  pied  cube i7°9tt  ! 7’  1 ld 

3i  octobre  : de  Jacques  Loizeleur,  marchand  de 
bois,  42  5tt  pour  le  prix  de  cent  soixante-quinze  ormes 
morts , provenant  du  jardin  nouvellement  fait  à Trianon , 
dont  cent  à 3*t  10’  pièce,  et  soixante-quinze  à 203  cha- 
cun  4 a 

De  Louis  Regnouf,  paveur,  427^  23  (3d  pour  le  prix 
de  q4  toises  3/4  6 pieds  de  petit  pavé  provenant  de  plu- 
sieurs endroits  des  pavillons  de  Marly,  à raison  de  4^i  os 

la  toise 427^  2"  6d 

4 novembre  : dud.  Lisqui,  i336tt  103  3d  pour  9 pieds 
8 pouces  cube  de  marbre  blanc,  à 5oti  le  pied  cube; 
10  pieds  4 pouces  4 lignes  3/4  cube  de  I.anguedoc, 
à 2 5tt  le  pied  cube;  6 pieds  6 pouces  9 lignes  de  marbre 
serancolin,  à 6o»t  le  pied  cube,  et  8 pieds  6 pouces  1 li- 
gne cube  de  Campan,  à e5tt  le  pied  cube.  i336tt  103  3d 
19  novembre  : de  Nicolas  Dezaigre,  marbrier, 
573K75  nd,  sçavoir  : 454^3’ 4d  pour  le  prix  de  deux 
trenches  de  marbre  de  Campan , contenant  ensemble 

37. 
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i5  pieds  i pouce  8 lignes  3 1/2  cube,  à raion  de  3ott  le 
pied  cube,  et  1 19*+  4 5 7d  pour  deux  trenches  de  marbre 
de  Languedoc,  contenant  6 pieds  7 pouces  5 lignes  10/12 

cubes,  à i8tt  le  pied  cube 573tt7s  1 1 a 

De  luy,  5o4tt6s9d  pour  1/1  pieds  4 pouces  11  li- 
gnes 7/12  cubes  de  marbre  de  Campan,  à 35tt  le  pied 

cube 5oAtt6sQd 

7 décembre  : du  nommé  Henon,  marbrier,  67+t  i8s  Ad 
pour  cinq  petites  trenches  de  marbre  serancolin,  con- 
tenant 1 pied  1 pouce  7 lignes , à raison  de  6ott  le 

pied  cube 6 7^  1 8S  4d 

1 1 décembre  : de  Pierre  Estienne,  marbrier,  i56tt  5! 
pour  le  prix  de  seize  petits  morceaux  de  marbre  seran- 
colin, provenant  des  tables  du  sallon  de  Marly,  conte- 
nant 2 pieds  7 pouces  3 lignes  1/12  cubes,  à 6ott  le  pied 

cube 1 56H  5S 

12  décembre:  de  Claude  Tarlé,  autre,  109^  1 1 s 8d 
pour  une  tranche  de  serancolin  toisant  1 pied  g pouces 
1 1 lignes,  à 6ott  le  pied  cube. 1 09^  1 is  8d  I 

1 3 décembre:  d’ANDRÉ  Goupil, sculpteur,  3g4ott  1 is  8d,  1 

sçavoir  : 2176^  i6s  pour  trois  blocs  de  Campan,  conte- 
nant 62  pieds  2 pouces  4 lignes  cubes,  à 35H  le  pied;  j 
un  bloc  de  Languedoc  revenant  à 555t+5s  5d,  conte-  ! 
liant  21  pieds  9 pouces  7 lignes  1/12,  à 2 5tt  le  pied  ■ 
cube;  63g++  ns  8d  pour  un  bloc  de  brèche  grise,  conte- 
nant 2 5 pieds  7 pouces,  Ù2  5tt  le  pied  cube;  44ott  17®  id 
pour  deux  tranches  de  blanc  veiné,  contenant  9 pieds 

9 pouces  g lignes  9/1  2 , à 5ott  le  pied  cube,  et  7 8^  1 3 6d 
pour  une  trenche  de  Bourbonnois,  contenant  3 pieds 
1 pouce  6 lignes,  à 25ti  le  pied  cube.  . . 3 g 0 1 is  8d 
Dud.  Dezègiïë,  35oh  pour  10  pieds  cube  de  verd  de 
Campan,  à 35^  le  pied  cube 35ott 

2 4 janvier  1701  : de  Jean  Cuvillier,  marbrier. 


n3tt3siid  pour  le  prix  de  trois  trenches  de  marbre 
blanc,  toisant  2 pieds  3 pouces  2 lignes,  à So11  le  pied 

cube n3tt3s  nd 

6 février  : dud.  Torlet,  792^  pour  le  prix  de  12  pieds 
cubes  de  marbre  serancolin,  à 8tt  1 os  le  pied  cube,  et 
de  3o  pieds  de  marbre  portor,  à 2 3tt  le  pied  cube,  le 

tout  délivré  le  20  juin  1699 792^ 

5 février  : des  nommez  Degoulon  , Taupin  , Goupil  et 
Bellan, sculpteurs,  2 ooo2tt  125  9'1,  sçavoir:  8017^  1 8S  Ad 
pour  onze  blocs  de  marbre  de  Campan,  contenant  en- 
semble 229  pieds  1 pouce  1 ligne  cube,  à raison  de  35tt 
le  pied  cube;  8io6tt  6"  pour  cinq  blocs  de  marbre  de 
Languedoc,  contenant  1 5 8 pieds  cube  10  pouces  10  li- 
gnes 1/12,  et  pour  5 blocs  de  Sauvelerre  ou  brèche 
grise,  contenant  i65  pieds  4 pouces  1 ligne  6/12,  les 
deux  marbres  ensemble  à 25tt  le  pied  cube  ; 2 1 32^  1 8S  4d 
pour  deux  blocs  de  marbre  vert  de  mer,  contenant 
35  pieds  4 pouces  7 lignes  1/12  cube,  à raison  de  6ott 
le  pied  cube;  i555tt  its  id  pour  sept  trenches  de  marbre 
blanc  veiné,  contenant  3i  pieds  1 pouce  5 lignes  cubes, 
à 6oH  le  pied  cube,  et  200tt  pour  le  prix  d’une  trenche 
de  Bourbonnois,  contenant  8 pieds  cubes,  à 2 5^  le  pied 

cube 2 0002tti2s9d 

11  avril  1701  : de  Claude  Tarlé,  marbrier,  pour  le 
prix  d’une  trenche  de  marbre  de  Languedoc,  toisant  en 
cube  3 pieds  6 pouces,  à 2 5H  le  pied  cube..  . 87*+  103 
i3  aoust  : dud.  Ergot,  pour  le  prix  d’un  bloc  de 
marbre  verd  de  Campan,  contenant  i3  pieds  C pouces 
9 lignes  i/3  cube,  qui  lui  a esté  livré  du  magasin, 

à 35tt  le  pied 471^  1 5“  Ad 

26  avril  1708  : des  particuliers  locataires  des  maisons 
apartenans  au  Roy  à Paris,  po.ur  le  prix  de  leurs  baux 
pendant  l’année  1700 2000^ 


DÉPENSE. 


VERSAILLES. 

MAÇONNERIE. 

1 

3 janvier- 12  décembre  : à Pierre  Thevenot,  Jacques 
Mazière  et  Gérard  Marcou,  entrepreneurs,  à compte  des 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  font  pour  la  construction 

de  la  chapelle  du  château  de  Versailles  (22  p.) 

1 22  ooott 

A Jacques  Mazière,  entrepreneur,  à compte  des  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  fait  et  qu’il  répare  au  château 
de  Versailles  (21  p.) i54oott  v 


21  mars- 1 4 novembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 

maçonnerie  qu’il  a fait  au  château  de  Trianon  (16  p.). . 
49091^  As  3d 

22  aoust- 19  septembre  : à luy,  parfait  payement  de 
1 3 3 1 7 3S  6d  à quov  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  au  château  en  1 699  ( 3 p.  ).  4 8 1 7^  33  6d 

1 4 novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  à la 
Ménagerie 1 ooott 

11  aoust  : à Charles  Lange  j voyer  de  Senlis,  et 
Claude  Betancour,  tailleur  de  pierre,  par  avance  sur  la 
fourniture  de  pierre  de  liais  qu’ils  doivent  faire  pour  la 
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construction  de  la  chapelle  de  Versailles  en  vertu  du  mar- 
ché qu’ils  en  ont  passé  le  9 aoust 6oott 

17  janvier- 28  novembre  : à Dauphresne,  maçon, 
pour  les  garnitures  de  tôle  qu’il  a posé  et  nettoyé  sur 
les  cheminées  du  château  de  Versailles  ('2  p.).  286^  105 
12  décembre  : à Charles-François  Polard,  pour  le 
mastic  gras  qu’il  a fourni  pour  mastiquer  les  grands  es- 
caliers de  l’orangerie  de  Versailles 202tt  1 os 

27  juin  : à Denis  Anceaü  , fontainier,  parfait  payement 
de  1 0 1 9tt  1 8S  à quoy  montent  les  réparations  qu’il  a fait 
aux  aqueducs  des  eaux  de  Saint-Cir  et  bassins  de  la  Mé- 
nagerie  /ugtt  i8s 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 1 938 17*+  539d 

JARDINAGES. 

4 avril -2  may  : à Pierre  Durel,  jardinier,  pour  le 
treillage  qu’il  a fait  à un  des  berceaux  de  Trianon  (2  p.) 

356«  os  iod 

12  décembre  : à luy,  à compte  des  treillages  du  nou- 
veau jardin  de  Trianon 3oott 

21  mars-  19  septembre  : à Dolot,  jardinier,  pour  les 
arbres  qu’il  lève  en  motte  et  qu’il  transporte  pour  le 
nouveau  jardin  de  Trianon  et  autres  ouvrages  de  terrasse 

(7  P-) 2976tt9s 

Somme  de  ce  chapitre 363ett  9’  iod 

FUMIERS. 

21  février  : à Henrï  Buteau,  dit  Bourguignon,  pour 
les  fumiers  et  mar  de  vin  qu’il  a fourni  pour  l’orangerie 

de  Versailles  en  1699 435N 

21  mars  : à luy,  pour  le  mar  de  vin  qu’il  a fourni 

pour  celle  de  Trianon 64H  10’ 

4 avril  - 12  décembre  : à luy,  pour  les  fumiers  et  ter- 
reaux qu’il  a fournis  pour  les  jardins  de  Trianon  (6p.) 
7 44tt 

Somme  de  ce  chapitre 1 2 A 3tt  ios 

TERRASSES. 

17  janvier- 2.5  juillet  : à Duval,  pour  avoir  nettoyé 
l’avant-cour  du  château  de  Versailles  pendant  les  six 
derniers  mois  1699  et  les  six  premiers  1700  (2  p.). . . 

2 0 oit 

3i  octobre- 28  novembre  : à la  veuve  Félix,  terras- 
sier, pour  Je  nettoyement  du  Canal  sur  le  chemin  de  la 
Ménagerie,  dans  le  parc  de  Versailles  (3  p.).  377^  i5 
Somme  de  ce  chapitre 677^  1 53 

SADLE  DE  RIVIÈRE. 

27  juin- 28  novembre  : à Jacques  et  Louis  Dela- 


VERSAILLES. 

garde,  pescheurs,  pour  les  sables  de  rivière  qu’ils  ont 
tiré  de  la  Seyne  pour  les  jardins  de  Versailles  et  Trianon 
(6  p.) 58ott  55 

Aux  nommez  Clerget  et  Devienne,  voituriers,  pour 
la  voiture  dud.  sable  de  lad.  rivière  à Versailles  et  à 
Trianon  (6  p.) 3oo5tt  103 

27  juin -8  aoust:  à Jacques  Emond,  pescheur,  pour  le 

sable  qu’il  a tiré  de  lad.  rivière  et  voituré  aux  jardins 
de  Trianon  (3p.) 939^  i53 

Somme  de  ce  chapitre 402  5**  1 53 

glacières. 

7 mars- 27  juin  : à Remy  Janson,  pour  avoir  rempli 
les  glacières  de  Clagny,  Satory,  Trianon  et  la  Ména- 
gerie (3  p.) i4i4tt  103 

charpenterie. 

3 janvier- 7 mars  : à Jean  Malet,  charpentier,  à 
compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fait  au  châ- 
teau de  Versailles  (5  p.) igoott 

21  mars- 1 4 novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages au  palais  de  Trianon  (11  p.) 46oot* 

7 février  : à Petit,  charpentier,  pour  les  tuiaux  de 
plomb  qu’il  a coupé  et  tiré  des  aqueducs  depuis  le  châ- 
teau d’eau  jusqu’aux  pièces  d’eau  devant  le  château  de 
Versailles,  et  les  avoir  voiturez  dans  le  magasin  des 
plombs 4 9 5+t  4 3 

28  novembre  : à Briant,  marchand  de  bois,  pour  le 

bois  courbe  qu’il  a fourni  pour  la  construction  des  cha- 
loupes du  Canal 48^ 

Somme  de  ce  chapitre 70 4 3^  4S 

COUVERTURE. 

7 février- 19  septembre:  à la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon, 
couvreur,  parfait  payement  de  3378*+  4S  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  couverture  qu’elle  a fait  faire  aux 
bâtimens  du  château  de  Versailles  (4  p.) 9 7 8*+  43 

3 octobre  - 2 8 novembre  : à elle , à compte  desd.  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  1700  (5  p.)..  2ioott 

2 may  : à Jean  Picheaut,  couvreur  en  chaulme,  pour 

la  couverture  qu’il  a fait  aux  glacières  de  Versailles. . . . 
; 1 74^  1 2S  7d 

Somme  de  ce  chapitre  ....  325.2^  i6s  7d 

MENUISERIE. 

3 janvier- 28  novembre  : à Barthélemy  Ducors,  me- 

nuisier, à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait 
au  château  de  Versailles  (18  p.) 64oott 


587 


COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


21  mars  - i3  juin  : à luy,  sur  les  caisses  qu’il  fait  pour 

l’orangerie  de  Versailles  (3p.) i3oo** 

27  juin- 8 aoust  : à luy,  sur  les  bancs  de  menuiserie 
qu’il  fait  pour  les  jardins  de  Trianon  (/1  p.). . . . 1600** 

17  janvier- 3 1 octobre  : à Toülouzin,  menuisier,  à 

compte  des  ouvrages  et  menues  réparations  de  menui- 
serie qu’il  fait  en  la  dépendance  du  château  de  Versailles 
(11  p.) i85o** 

16  may-3i  octobre  : à luy,  pour  avoir  démonté  et  re- 
monté les  châssis  d’hyver  des  grandes  croisées  du  château 

et  les  avoir  portées  au  magasin  (2p.) 216** 

27  juin:  à luy,  pour  menus  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a fait  aux  écuries  de  la  Pompe  et  à la  Ménagerie 

du  château  de  Versailles 69*+  1 o3 

3 janvier  : à Philippe,  menuisier,  parfait  payement 
de  242**  i5s  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’il  a fait  au  château  de  Versailles  en  1699.  . . . 

92**  53 

7 mars  : à luy,  pour  menues  réparations  qu’il  a faites 

aud.  château  en  la  présente  année 223**  i53 

3o  may  : à Remï,  menuisier,  sur  les  ouvrages  de  me- 
nuiserie qu’il  a faits  pour  les  bâtiments  de  Versailles. 

. . . 3oo** 

3 janvier- 21  octobre  : à Jean  Denelle,  menuisier, 
pour  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  au  château  de 

Versailles  (17  p.) 6900** 

21  mars -2  may  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  au 

palais  de  Trianon  (4  p.) 4 000** 

21  mars-3o  may  : à luy,  à compte  des  caisses  qu’il 

fait  pour  l’orangerie  de  Versailles  (4  p.) 180011 

27  juin  : à luy,  sur  la  menuiserie  qu’il  fait  à la  Mé- 
nagerie  900** 

3 janvier- 28  novembre  : à Antoine  Rivet,  menuisier, 
à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  au  châ- 
teau de  Versailles  (19  p.) 22000** 

1  4 mars- 27  juin  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  menui- 
serie aux  apartemens  du  palais  de  Trianon  (8p.) 

11000** 

18  avril  -3o  may  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  Mail  de 

Trianon  (3p.) 6000** 

21  mars- 28  novembre  : à Jean  Gaurey,  menuisier,  à 
compte  des  caisses  qu’il  fait  pour  l’orangerie  de  Ver- 
sailles (7  p.) 2000** 

7 février- 3 1 octobre  : à Loiseleur , pour  les  bois  et 
dosses  de  batteau  et  chevrons  qu’il  a fournis  pour  la  cou- 
verture de  la  chapelle  et  les  bàlimens  du  château  de 

Versailles  (4  p.) i3i2**6s 
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1 6 may  - 8 aoust  : à luy,  pour  les  grands  seaux  qu’il  a 

fait  pour  les  grands  orangers  de  Trianon  (4  p.) 

907**  1 os  6d 

Somme  de  ce  chapitre 6887 1**  6S  6d 

SERRURERIE. 

4 avril- 3 1 octobre  : à Pierre  Roger,  serrurier,  à 
compte  des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  fait  au  château 
de  Versailles  (3p.) , 900^ 

3 janvier- 11  juillet  : à Alexis  Fordrin,  serrurier,  à 
compte  des  balcons  qu’il  fait  à l’apartement  de  Monsei- 
gneur le  duc  de  Bourgogne,  au  château  de  Versailles 
(2  P-) 45o** 

2 may  : à luy,  sur  la  rampe  de  fer  qu’il  fait  à l’esca- 
lier de  pierre  de  la  Ménagerie.  . . 30o** 

11  juillet  : à Denis  Caffin,  serrurier,  à compte  de 
la  rampe  de  fer  pour  les  escaliers  de  la  Ménagerie.  3oo** 

3 janvier- 3 octobre  : à Nicolas  Desjardins,  serru- 

rier, parfait  payement  de  18262*1  175  /id,  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de 
Versailles  en  1699  pendant  la  présente  année  (17  p.) 
1 3 4 1 8+f  i43  4d 

17  octobre- 28  novembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 
vrages pendant  l’année  1700  (4p.) 1800** 

21  février -22  aoust  : à luy,  sur  la  ferrure  des  caisses 
de  l’orangerie  du  château  (7  p.) 34oott 

4 avril  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de  serrurerie 

qu’il  a fait  à Trianon.  5oo** 

8 aoust  : à luy,  à compte  des  ouvrages  qu’il  a fait  â 

la  chapelle 5oott 

3  janvier- 3 octobre  : à Thomas  Vallerend,  serrurier, 
parfait  payement  de  12751**  125  6d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aud.  château  en  1699 
et  1700  (11  p.) 5758*t  13  5d 

17  octobre- 1 4 novembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 
vrages (3  p.) ...  îioo** 

17  janvier- 22  aoust  : à luy,  à compte  de  la  ferrure 
des  caisses  de  l’orangerie  de  Versailles  (8p.)...  45oo** 

8 aoust  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  â la  cha- 
pelle  5 00** 

7 février  : à Tavernier,  serrurier,  pour  les  tuyaux  de 
toile  qu’il  a fourni  pour  deux  poiles  dans  le  château  de 
Versailles 68** 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 334 9^**  ios  pd 

VITRERIE. 

7 février:  à Bernard  Lespinouze,  vitrier,  pour  les  ou- 
vrages de  vitrerie  qu’il  a fait  en  la  dépendance  du  cbà- 
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teau  de  Versailles  pendant  les  mois  de  novembre  et  dé- 


cembre 1699 760^  i8s  id 

2 may-28  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  (6p.)..  2939*+  7’  7d 


17  janvier  : à Gabriel  Janson,  vitrier,  pour  les  ou- 
vrages de  vitrerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Versailles  pendant  les  mois  de  novembre  et  dé- 
cembre 1699 ....,  7 5 1 5S  7d 

4 avril  - 1 4 novembre  : à luy,  à compte  de  sesd.  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  aud.  château  et  à Tria- 

non  (6  p.). . . 2759^8’  3d 

Somme  de  ce  chapitre 72iitt93  6d 

PLOMBERIE. 

3 janvier- 28  novembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
à compte  des  ouvrages  de  plomberie  qu’il  a fait  au  châ- 
teau de  Versailles  ( 1 6 p.) 74ooh 

21  mars  : à Claude  Denis,  fontainier,  pour  la  sou- 
dure qu’il  a employée  pour  les  réparations  extraordi- 
naires des  fontaines  du  jardin  du  château  de  Versailles 


en  1699  et  1700 298'* 

Somme  de  ce  chapitre 7698^ 


OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  DE  BRONZE. 

7 mars  : à Gilles  Le  Moyne  , fondeur,  à compte  des 
ouvrages  de  cuivre  qu’il  fait  pour  les  fontaines  du  jardin 

de  Versailles 5oott 

7 février  : à Duchemin,  chaudronnier,  pour  les  répa- 
rations de  couvertures  de  cuivre  des  combles  du  château 

de  Versailles 86tt 

7 février- 17  octobre  : à luy,  pour  les  arrouzoirs  et 
vases  qu’il  a fourni  et  racomodé  pour  les  jardins  de 

Trianon  (2  p.) 2.54^ 

21  février  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  cuivre  qu’il  a 
fait  pour  les  fontaines  du  jardin  du  château  de  Versailles 

en  1699 1 37*1  55 

7 mars  - 3 0 may  : à Sautray,  fondeur,  sur  les  orne- 
mens  de  bronze  qu’il  fait  pour  les  rampes  d’escaliers  do 

la  Ménagerie  de  Versailles . 4oot+ 

5 septembre  : à luy,  sur  les  bordures  de  la  grande 

table  de  la  chambre  du  Roy,  à Trianon 3oott 

3 janvier- 1 4 novembre  : à Lociion,  ébéniste  et  fon- 
deur, à compte  des  ferrures  de  bronze  doré  qu’il  fait  à 
la  Ménagerie  de  Versailles  ( i5  p.) 63ooK 

17  janvier- 4 avril  : à luy,  à compte  des  ouvrages 
qu'il  fait  au  château  de  Versailles  (2  p.).  .....  . 8oott 

18  avril  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  bronze  doré  qu’il 

fait  à Trianon 5oott 

7 mars- 28  novembre  : à Soyer,  fondeur,  à compte 


des  ornemens  do  bronze  qu’il  fait  pour  les  rempes  d’es- 
caliers de  la  Ménagerie  de  Versailles  (8  p.).  . . 2i5oH 
Somme  de  ce  chapitre 11  4a  7+t  5S 

DORURE  ET  PEINTURE. 

3 janvier-21  février  : à Guillaume  Desauziebs,  do- 
reur, à compte  des  ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  dans 
les  apartemens  de  la  Ménagerie  (4p.) 2oooH 

18  avril-  1 1 juillet  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux  apar- 
temens du  château  de  Versailles  (4  p.) i6oof1 

2-3o  müy  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  dorure  à 
Trianon  (3p.) iooott 

25  juillet- 8 aoust  : à luy,  sur  la  dorure  des  cha- 
loupes du  Canal  ( 2 p.) îooott 

22  aoust  - 1 2 décembre  : à luy,  sur  la  dorure  des  bal- 
cons du  château  (9p.) 44oott 

21  février  : à Nicolas  Bailly,  peintre,  pour  la  pein- 

ture et  écriture  des  planches  des  fontaines  du  Labirinte 
du  jardin  de  Versailles 77^ 

2 may-i4  novembre  : à Choullier,  doreur,  sur  la 
dorure  qu’il  fait  dans  l’apartement  neuf  de  Monseigneur 
le  duc  de  Bourgogne,  à Versailles  (7  p.) 2iooH 

17  janvier- 28  novembre  : à Estienne  Bourgault, 

peintre,  à compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il 
fait  dans  les  bàtimens  du  château  de  Versailles  (16  p.) 
46ooN 

2 may  - 1 1 juillet  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  à 

Trianon  (6  p.) ■ 3ioott 

n5  juillet  : à luy,  à compte  de  la  peinture  des  caisses 
de  l’orangerie  de  Versailles Boott 

22  aoust  : à Paillet,  peintre,  pour  son  payement  du 

transport  des  tableaux  des  apartemens  du  château  de  Ver- 
sailles et  palais  de  Trianon 5itt 

12  décembre  : à luy,  pour  les  dépenses  qu’il  a fait 
pour  le  nettoyement  des  dorures  et  peintures  des  grands 
apartemens  du  château  de  Versailles 91^  12* 

3 janvier-  12  décembre  : à Audran,  peintre,  à compte 

des  ouvrages  de  peinture  qu’il  fait  dans  les  apartemens 
de  la  Ménagerie  (25  p.) 2200 oH 

Somme  de  ce  chapitre 4 e3 1 1 25 

SCULPTURE. 

7 mars- 3 1 octobre:  à Bertin,  sculpteur,  pour  chan- 
gemens  d’ouvrages  de  sculpture  qu’il  a fait  dans  les 
apartemens  du  château  et  dans  le  jardin  de  Versailles  et 
réparations  aux  corniches  de  l’appartement  de  Mme  la 
Duchesse  (3  p.) 33oH  i4‘ 

18  avril  : à Le  Moyne,  sculpteur,  pour  les  réparations 
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qu’il  a fait  aux  corniches  de  la  chambre  du  Roy,  à Tria- 

noh 83++  ios 

3 janvier- î 4 novembre  : à Taupin,  Bellan,  Goupil 
et  Dugoullon,  sculpteurs,  à compte  des  ouvrages  de 
sculpture  en  bois  qu’ils  font  au  château  do  Versailles 

(6  p.) 54oo++ 

21  mars- 19  septembre  : à eux,  sur  leurs  ouvrages 
de  sculpture  aux  apartemens  du  palais  de  Trianon 

(11p.) i65oo++ 

5 septembre  : aud.  Taupix,  sur  la  sculpture  en  bois 

des  apartemens  de  la  Ménagerie 3oo++ 

7 mars-iâ  novembre  : à Charmeton,  sculpteur,  sur 
ses  ouvrages  de  sculpture  en  bois  dans  les  apartemens 

de  Trianon  (6  p.) i4oo++ 

21  février  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur,  à compte 
des  ornemens  de  bronze  doré  qu’il  a fait  pour  les  che- 
minées des  apartemens  de  la  Ménagerie  de  Versailles..  . 

200++ 

5 décembre  : à Le  Golpil,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  7849++ 1 is  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
sculpture  en  bois  qu’il  a fait  tant  au  palais  de  Trianon 
qu’à  la  Ménagerie  pendant  1C98  et  1699.  3899+t  ns 
21  février -26  juillet  : à Noël  Jouvenet,  sculpteur,  à 
compte  de  deux  vases  de  marbre  qu’il  'fait  pour  la  Mé- 
nagerie de  Versailles  (3  p.) 900++ 

21  mars- 5 septembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
sculpture  en  plâtre  et  stuc  qu’il  fait  pour  les  apartemens 

de  Trianon  (5p.) 1600++ 

3 janvier- 7 février  : à Lalande,  sculpteur,  parfait 
payement  de  1100++  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
sculpture  qu’il  a fait  à la  Ménagerie  du  château  de  Ver- 
sailles en  1699  et  1700  (3  p.) 8oott 

7 mars- 8 aoust  : à Hulot,  sculpteur,  sur  les  ouvrages 
de  sculpture  qu’il  a fait  à la  Ménagerie  de  Versailles 

(2  p.) 35o++ 

3i  octobre  : à luy,  parfait  pavement  de  343o++  7*  5d 

pour  ouvrages  à l’appartement  d’esté 38o++  7’  6‘1 

21  mars  : à Spingola,  sculpteur,  à compte  des  ou- 
vrages de  sculpture  qu’il  fait  à la  balustrade  de  la 

chambre  du  Roy,  au  palais  de  Trianon 5oott 

28  novembre  : à Desjardins,  autre,  sur  la  réparation 
qu’il  fait  des  trophées  de  bronze  doré  des  cabinets  du 

bosquet  des  Bains  d’Apollon 3oo++ 

17  janvier-7  février:  à Gramois,  sculpteur,  parfait 

payement  de  1000++  à quoy  montent  les  ouvrages  de 

sculpture  qu’il  fait  à la  Ménagerie  (2p.) 700** 

3i  octobre  : aux  nommez  Gaillard  et  Noël,  sculp- 
teurs, pour  leur  payeme»t  de  chacun  vingt-cinq  jours 


qu’ils  ont  travaillé  aux  modelles  du  chapiteau  corinthien 
des  colonnes  de  la  chapelle  du  château 25o++ 

16  may  : à Hardy,  sculpteur,  pour  les  ornemens  de 

stuc  et  de  plâtre  qu’il  a fait  aux  corniches  des  garde- 
robes  de  l’apartement  du  Roy,  à Trianon 7 8+t 

7 février  - 16  may  : â Adam  , sculpteur,  pour  la  sculp- 
ture qu’il  a fait  à deux  caneaux  et  deux  chaloupes  pour 
le  Canal  de  Versailles  et  les  pièces  d’eau  de  Marly  (3  p.) 
753tt 

7 mars  : à luy,  pour  les  modelles  qu’il  a faits  pour  les 
ornemens  des  pavillons  du  jardin  de  la  Ménagerie  de 
Versailles 6o(+ 

5 septembre  : à Dlgoulon,  sculpteur,  à compte  des 
ouvrages  de  sculpture  en  bois  qu’il  fait  aux  apartemens 

de  la  Ménagerie  (4  p.) . 2800++ 

Somme  de  ce  chapitre 3 7585H  2S  6d 

marbrerie. 

3 janvier- 1 4 novembre  : à Pierre  Lisqdi,  marbrier, 
à compte  des  ouvrages  de  marbre  qu’il  fait  au  château 
de  Versailles  ( 1 0 p.) ! 265o++ 

17  janvier  .:  à luy,  pour  les  plinles  de  marbre  qu’il  a 

fait  et  posé  aux  ligures  de  marbre  du  jardin  de  Ver- 
sailles  374+1 

2 may- 25  juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  et  répa- 

rations à plusieurs  cheminées  des  apartemens  de  Trianon 
(4  p.) 723++ 2S  6d 

1 2 septembre  : à luy,  parfait  payement  de  1 2090++  6S  5d, 
à quoy  montent,  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a fait  tant 
au  château  de  Versailles  et  à la  Ménagerie  qu’à  Marly  et 
à Meudon,  de  1697  à 1G99,  et  ce  non  compris  les  so- 
cles de  l’orangerie  de  Versailles,  faits  en  1698,  dont  les 
mémoires  ne  sont  pas  réglés 4790++  6S  5S 

3 janvier  - 1A  novembre  : à Tarlay,  marbrier,  à compte 

des  ouvrages  et  réparations  de  marbre  qu’il  fait  aux  apar- 
temens du  château  de  Versailles  (i3  p.) 34oo!+ 

15  aoust  : à luy,  parfait  payement  de  6967++  85  6d,  à 

quoy  montent  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  tant 
au  château  et  à la  Ménagerie  de  Versailles  qu’à  Trianon 
et  Marly  pendant  169g 1967++  8S  6d 

5 décembre  : à François  Deschamps,  marbrier,  par- 
fait payement  de  9923++  i6s  8d  pour  les  ouvrages  qu’il  a 
faits  à la  Ménagerie,  à la  Colonnade  de  Versailles  et  à 
Meudon  et  Marly  en  1698  et  1699 828++  4” 

16  septembre  : à Louis  Ménard,  marbrier,  parfait 

payement  de  i34o++  6S  gd,  à quoy  montent  les  ouvrages 
qu’il  a faits  tant  aux  Termes  des  bosquets  de  Versailles  et 
au  palais  de  Trianon  qu’au  château  de  Marly..  


790++  6S  9' 
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8 aoust  : aux  nommez Ergo,  marbriers,  parfait  paye- 
ment de  î 7 5 5 ^ 2S  6'1  pour  les  ouvrages  de  marbre  faits 
pour  les  socles  de  marbre  des  Termes  des  bosquets  de 
Versailles  et  pour  quatre  cheminées  de  marbre  au  châ- 
teau de  Marly 855*  2 5 6d 

16  septembre  : à Jean  Cuvillier,  marbrier,  parfait 

payement  de  1G86*  ios,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  ! 
marbre  qu’il  a faits  tant  au  château  de  Versailles  et  dé-  j 
pendances  qu’à  Marly éi 86tt  î o*  j 

Somme  de  ce  chapitre i6665*  os  8d 

PAVÉ. 

7 février- 3 1 octobre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  pour 
les  ouvrages  de  pavé  du  chemin  de  Sainf-Cyr  dans  le 
parc  de  Versailles  et  au  château  ( îo  p.). . 5io8tt  9’  2'1 

26  juillet-8  aoust  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de 

pavé  qu’il  a faits  à la  Ménagerie  (2  p.) 1000* 

Somme  de  ce  chapitre. 6108*  g5  2d 

GLACES  AU  TEIN  ET  AUTRES. 

i5  aoust  : au  sr  Guymond  et  Compagnie,  de  la  manu- 
facture des  glaces  façon  de  Venize  établie  au  fauxbourg 
Saint-Antoine,  à compte  des  glaces  qu’ils  ont  fourni  pour 
le  service  du  Roy,  tant  à Versailles,  Trianon  et  la  Mé- 
nagerie, qu’à  Marly  et  Meudon,  pendant  la  présente 
année 3oooo* 

17  octobre  : à Bon  Rriot,  miroitier,  pour  les  glaces 
qu’il  a remis  au  tein  et  les  journées  qu’il  a employées  à 
démonter  et,  remonter  les  glaces  des  aparlemens  du  châ- 


teau de  Versailles 29^* 

Somime  de  ce  chapitre 3029P 


TUIAUX  DE  FONTE  DE  FER. 

7 février- là  mars  : au  sr  Coulon,  propriettaire  de 
torges  en  Champagne,  à compte  des  conduites  de  fonte 
de  fer  de  dix-huit  pouces  de  diamettre  qu’il  fait  poser 
dans  les  aqueducs  depuis  le  château  d’eau  jusqu’aux 
pièces  d’eau  de  devant  le  château  de  Versailles  (3p.).. 

9000* 

17  janvier- 17  octobre:  à Charles-François  Polard,  * 
à compte  du  déposage  et  reposage  des  conduites  de 
tuiaux  de  fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Marly 

( 12  p.) 21000tt 

7 mars  : à luy,  pour  avoir  coupé,  tiré  des  aqueducs 
et  porté  aux  magasins  des  plombs  les  quatre  conduites 
de  tuiaux  de  plomb  du  second  aqueduc,  depuis  le  châ- 
teau d’eau  jusqu’aux  pièces  d’eau  de  devant  le  château 

de  Versailles 5o6N  85 

2 may  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à Trianon..  . i5oo* 


3i  octobre  : à luy,  sur  le  déposage  et  reposage  des 

conduites  de  la  butte  et  château  d’eau 1 000* 

17  janvier- 28  novembre  : à Louis-François  Polard, 
à compte  du  déposage  et  reposage  des  conduites  de 
tuiaux  de  fonte  de  fer,  de  huit  pouces,  des  fontaines  du 


château  de  Meudon  (17  p.) i83oo^ 

Somme  de  ce  chapitre 5i3o6*85 


CHARONNAGE. 

25  juillet:  â Ringuet,  charon,  pour  les  ouvrages  de 
charonnage  qu’il  a fait  pour  les  chariots  qui  servent  â 
transporter  les  orangers  de  l’orangerie  de  Versailles..  . . 
178*16’ 

VUIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

21  février- 12  décembre  : â Mathurin  Arnault,  vui- 
dangeur,  pour  les  dégorgemens  et  fosses  d’aysances  qu’il 
a vuidées  au  château  de  Versailles  (9  p.). . 2276*  8S  8d 

RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

17  janvier  : à Jean  Varisse,  ramonneur,  pour  les  ra- 
monnages  de  cheminées  du  château  de  Versailles  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1699 397*  105 

2 may- 11  juillet  : à Jean  Padelain,  autre,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  pendant  les  six  premiers 

mois  1700  (a  p.) 382* 

Somme  de  ce  chapitre 779*  ios 

DIVERSES  DÉPENSES. 

12  décembre  : à Rousseau,  cordier,  pour  les  cordages 
qu’il  a fourni,  tant  pour  les  chaloupes  du  Canal  de  Ver- 
sailles que  pour  les  équipages  pour  planter  les  arbres  du 
jardin  de  Trianon i25*âs 

17  janvier- 10  octobre  : à Liard,  preneur  de  taupes, 

pour  avoir  pris  les  taupes  dans  les  jardins  de  Versailles 
et  la  Ménagerie  pendant  le  dernier  quartier  1699  et  les 
trois  premiers  1700,  y compris  3o*  pour  son  justàcorps 
de  la  livrée  du  Roy  (â  p. ) Ao5tt 

21  février  : au  sr  Baillif,  grelfier  des  Bàlimens,  sur 
ses  vaccalions  à vériflier  les  mémoires  et  toisez  des  ou- 
vrages du  château  de  Versailles 3oott 

A Doussot,  autre,  sur  pareil  ouvrage 3ooti 

18  avril  : à Nollan,  corroyeur,  pour  les  cuirs  qu’il  a 

fourni  pour  les  ajustages  des  fontaines  des  jardins  de 
Versailles  et  Trianon i32* 

2 may- 28  novembre  : à la  veuve  La  Croix,  épin- 
glière,  pour  le  treillage  de  fil  de  fer  et  de  laton  qu’elle 
a fait  faire  à la  bibliothèque  du  cabinet  de  M.  Torcy,  â 
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Versailles,  au  château  et  jardin  de  Versailles  et  à la  Mé- 
nagerie, pendant  1699  et  1700  (4p.)...  28 1**  i33  gd 
27  juin  : au  s1'  Serin,  marchand,  pour  le  mastic  à 
feu  qu’il  a fourni  pour  les  fontaines  de  Versailles  et  les 

doux  qu’il  a livrez  pour  le  Canal 228**  io! 

11  juillet  : à Chrétien,  boissellier,  pour  les  seaux, 
lanternes  et  autres  fournitures  qu’il  a fait  pour  le  châ- 
teau de  Versailles  en  1681 5g**  iAs 

22  aoust  : à Pierre  Normand,  pour  les  planches  de 
sapin  qu’il  a fourni  pour  tracer  un  plan  de  la  chapelle 

de  Versailles 2 A** 

A Louis  Le  IIoy  et  Jean  Le  Breton,  tourneurs,  poul- 
ies escopes  qu’ils  ont  fourni  pour  vuider  l’eau  des  cha- 
loupes du  Canal  de  Versailles 20** 

A Dhuest,  lerblanier,  pour  les  ouvrages  de  cuivre  et 
de  fd  de  laton  qu’il  a fait  tant  pour  la  Me'nagerie  que 

pour  le  château  de  Versailles 45**  17* 

19  septembre  : à Mazagatti,  gondollier  vénitien,  pour 
douze  rames  et  douze  fourchettes  qu’il  a fourni  pour  les 

gondolles  du  Canal 1 i5**  5 3 

Somme  de  ce  chapitre 2087**  3S  g11 

OUVRIERS  À LA  JOURNEE  DU  ROÏ. 

3 janvier- 12  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  au  château  et  au  jardin  de 
Versailles  depuis  le  10  décembre  1699  jusqu’au  12  dé- 
cembre 1700  (20  p.) gA85**  io3Ad 

3 janvier- 3o  may  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux  bâ- 
limens  et  jardins  de  la  Ménagerie  (8p.)...  i4gi**  1 is 
7 mars  : à ceux  qui  ont  planté  des  arbres  verds  dans 

le  jardin  au  Labirinthe 1 7 8tt 

7 mars- 22  aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux  mo- 
delles  des  plintes  des  figures  d 'Hercule  et  Flore  et  aux 

modelles  de  la  chapelle  (2p.) 177**  1 6S 

7 mars  : à ceux  qui  ont  porté  des  bonnes  terres  dans 
le  jardin  de  Versailles  et  travaillé  dans  une  carrière  du 
faubourg  Saint-Jacques  pour  chercher  du  hais  (3  p.). . . 

1A6**  i45 

21  mars- 12  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  au 
Mail  et  qui  ont  planté  le  nouveau  jardin  de  Trianon 

(20  p.) 28453**  gs  9d 

17  octobre  - i4  novembre  : à ceux  qui  ont  nettoyé  les 
peintures  et  dorures  des  grands  aparlemens  du  château 

de  Versailles  (2  p.) 281** 

Somme  de  ce  chapitre 4o2iA*ti‘id 


ENVIRONS  DE  VERSAILLES. 


MAÇONNERIE. 

10  janvier- 18  juillet:  à Jacques  Mazière,  entrepre- 
neur, parfait  payement  de  2988*+  19’  4d  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a fait  à la  Chancel- 
lerie (2  p.) 988**  19’  4d 

À luy,  pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a fait  à 

la  petite  écurie  du  Roy  (3  p.) 1 3 5 8*1  6S  h11 

10  janvier -5  décembre  : à luy,  sur  les  menues  répa- 
rations des  bâlimens  du  dehors  du  château  de  Versailles 

(20  p.) îoooo** 

i4  février- 20  juin  : à luy,  parfait  payement  de 
56 1 2**  8’  3d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie 

qu’il  a fait  à l’aqueduc  du  Parc-aux-Cerfs  (7  p.) 

4 4 1 2 tt  85  3d 

14  février  : à luy,  parfait  payement  de  14678**  9’  8d, 

à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits 
au  potager  du  Roy,  au  mur  de  la  petite  écurie  et  à la 
maison  de  AL  Feux,  à Moulineaux,  pendant  1699..  . . 
■. 1 78**  9’  8'1 

4 juillet  : à luy,  parfait  payement  de  10269**,  ^ 2 * 
quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  dans  les  dehors  du  château  de  Versailles  eu 

1699 2269**  4"  2d 

1e1'  aoust  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a fait  à l’hô- 
tel de  Limoges  en  1699 5 1 3**  4S 

9 may- 20  juin  : à Denis  Anceau,  fonlainier,  pour  les 

ouvrages  de  ciment  qu’il  a fait  aux  aqueducs  de  Trapes 
et  Saclay  (2  p.) 632**  i6s 

i4-28  mars  : à Lamoureux,  maçon,  parfait  payement 
de  io35**  i4*  id,  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a 
faits  en  plusieurs  endroits  du  grand  et  petit  parc  de  Ver- 
sailles en  1699  (2p.) 585**  iAs  id 

2.5  avril- 5 décembre:  à luy,  à compte  desd.  ouvrages 

pendant  la  présente  année  (i3  p.) 2 5û»o** 

12  mars- 25  avril  : à Jacques  Crocquoison,  maçon, 
parfait  payement  de  996**  5’  9d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit 

parc  de  Versailles  (2  p.) 2-45**  5’  gd 

23  may- 5 décembre  : â luy,  pour  lesd.  ouvrages  pen- 
dant la  présente  année  (7p.) 1 01  5**  1 5S  t oli 

10  janvier- 2 5 avril  : à Courtonne  et  Thierry,  entre- 
preneurs, pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  et  de  terre 
qu’ils  ont  faits  à l’étang  du  Port-Royal  (4  p.).  22  Ao**  1 g8 

15  aoust  : à eux,  pour  les  terres  qu’ils  ont  fait  enle- 
ver pour  fortifier  lad.  chaussés 228**  1 g3  6d 
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12-26  septembre  : à Fourneau,  sur  la  maçonnerie 
qu’il  fait  sur  l’étang  de  Trappes  au  mur  de  revêtement 

du  pourtour  des  marnières  (2  p.) Soo11 

10  janvier- 6 juin  : à Anne  Lamoureux,  maçon,  par- 
lait payement  de  i3i6H  7’,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a fait  dans  la  plaine  de  Saclay  (3  p.). 

536»  7S 

18  juillet- 21  novembre  : à luv,  sur  ses  ouvrages 
dans  la  plaine  de  Saclay,  étang  du  Pré-Clos  et  du  Trou- 

Salé  (6  p.) 1 n5ott 

18  juillet  : à Jacques  Renou,  cliauffournier,  pour 
quinze  poinçons  de  chaux  qu'il  a fourni  pour  les  ouvrages 
de  la  chaussée  de  l’étang  du  Perray,  à raison  de  3tt  i5s 

le  poinçon 56++  5* 

ier  aoust-  1 2 septembre  : à Roger,  autre,  pour  qua- 
rante-neuf poinçons  t/2  de  chaux  qu’il  a livré  aux  étangs 
d’Arcyetdu  Méni!,à  Att  io‘  le  poinçon(2  p.).  292tt  i5s 
Somme  de  ce  chapitre 29776^  9’ 

OUVRAGES  DE  TERRASSE. 

o /|  janvier- 21  novembre  : à la  veuve  Florent  Félix, 
terrassier,  pour  les  transports  de  terre  qu’elle  a fait  faire 
dans  le  jardin  potager  du  Roy.,  à Versailles,  et  autres 
ouvrages  de  terrasse  dans  les  dehors  du  château,  en 

1699  et  1700  ( 12  p.) 1 7 A 8tt  17“  5d 

10  janvier  : à elle,  pour  les  ouvrages  de  terrasse  et 
neüoyement  des  rigolles  qu’elle  a fait  faire  dans  le  petit 

parc  de  Versailles  en  1699 A3tt  18’ 

2 A janvier -5  décembre  : à elle,  pour  ses  ouvrages 

auxd.  endroits  (A  p.) AeA^  i35  8<l 

1A  février- 5 décembre  : à elle,  pour  les  nouvelles 
rigolles  qu’elle  a fait  faire  dans  la  plaine  de  Salory 

(7  p.) 965H  6S  6d 

tA-28  mars  : à elle,  pour  les  ouvrages  faits  pour 
faire  écouler  les  eaux  de  Chèvreloup  (2p.)...  126^  5S 

9 may-eA  octobre  : à elle,  pour  avoir  rempli  les  or- 
nières de  l’avenue  de  Bailly  et  autres  ouvrages  de  ter- 
rasse en  divers  endroits  des  dehors  de  Versailles  ( 1 3 p.). 
1 167b  1 A‘ 

i5  aoust  : à Remy  Janson,  pour  le  travail  qu’il  a fait 
pour  amasser  et  pour  emplir  de  neige  les  glacières  du 
Parc-aux-Cerfs  pendant  le  mois  de  mars.  . . . 3A5tt  io‘ 
Somme  de  ce  chapitre A822tt  A’  7d 

CHARPENTERIE. 

10  janvier- 5 décembre  : à Jean  Mallet,  charpentier, 

à compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a fait  dans 
les  bâtimens  des  dehors  du  ehâteau  de  Versailles  en 
1699  et  en  1700  ( 16  p.).  . Sroo*1 


10  janvier- 21  novembre  : à Loiseleur,  pour  les 
planches  de  batteau  qu’il  a fourni  pour  les  bâtiments 
des  dehors  du  château  pendant  les  quatre  derniers  mois 

1699  et  les  onze  premiers  1700  (A  p.) 6 1 5R  1 A 5 

6 juin  : à luy,  pour  des.  ais  de  batteau  qu’il  a fourni 
pour  les  pierrées  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles.  . 

io3N  1 11 

5 décembre  : à .la  veuve  Jacques  Le  Clerc,  charpen- 
tier, pour  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a fait  aux 

moulins  de  Satory  en  i683  900tt 

98  mars  : à Jacques  Radiguet,  charpentier,  parfait 
payement  de  i95tt  6S  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
charpenterie  qu’il  a fait  aux  étangs  de  Trappes  et  Bois- 

d’Arcy  pendant  l’année  dernière i5tt6s 

28  mars  : au  sr  Cheveru,  receveur  du  domaine  de 
Montfort,  pour  les  bois  de  charpente  de  la  forest  de 
Montfort  qu’il  a fourni  pour  eslre  employez  aux  travaux 
1 de  l’étang  du  petit  Port-Royal  et  autres  endroits  des  en- 

i virons  de  Versailles 12 2^1 5" 

Somme  de  ce  chapitre 92 67^  6” 

COUVERTURE. 

1A  février- 26  septembre  : à la  veuve  R’Estienne 
Yvon,  couvreur,  parfait  payement  de  7607^  1 3S  7d  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  couverture  qu’elle  a fait 
faire  aux  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 
pendant  l’année  dernière  et  les  six  premiers  mois  de  la 

présente  année  (8  p.) Aoo7tt  i3s  7'1 

3 1 octobre -5  décembre  : à elle,  à compte  desd.  ou- 
vrages pendant  les  six  derniers  mois  1700  (A  p.).  900^ 
1A  février  : à elle,  pour  les  ouvrages  de  couverture 
qu’elle  a fait  faire  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Ver- 
sailles pendant  l’année  dernière,  outre  son  entretien..  . 

'. 3ogtt  18  8d 

90  juin  : à elle,  pour  les  ouvrages  qu’elle  a fait  faire 
au  pavillon  de  l’étang  de  Saclay  en  1699..  . . 1 1 AN  1 5’ 
1A  mars  : à Deschamps,  couvreur,  pour  les  ouvrages 

de  couverture  qu’il  a fait  à Moulineaux  en  1699 

t78tt  i8s  Ad 

23  may  : à Pichot,  pour  la  couverture  de  paille  qu  i! 
a faite  aux  deux  glacières  du  Parc-aux-Cerfs.  29^  1 15  8d 

‘ «1 

Somme  de  ce  chapitre 55  A o"  os  3' 

MENUISERIE. 

1A  février  : à Antoine  Rivet,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  9735^  i2!.9d  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  aux  bâtiments  des  dehors  du  châ- 
teau de  Versailles  en  1699 3o5*t  12*  9'* 

1 1 avril  : à Rémy  et  Antier,  menuisiers,  pour  la  me- 


38. 
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nuiserie  qu’ils  ont  fait  dans  les  dehors  du  château  de 

Versailles  en  1699 200** 

26  janvier:  aud.  Rémy,  pour  ses  ouvrages  en  plusieurs 
endroits  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  1699.  . 
83«  5S  4d 

9 may-21  novembre  : à Carré,  menuisier,  à compte 

des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  aux  bâtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles  (9  p.) 2200** 

10  janvier  : à Jean  Denelle,  menuisier,  pour  ses 

ouvrages  aux  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Ver- 
sailles  5oo*l 

26  janvier- 20  juin  : à luy,  parfait  payement  de 
i755tt9s  ® quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a fait  à la  Surintendance  des  bâtimens  en  1699 

(2p.) 6o5**  9S 

6 juillet- 21  novembre  : â luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages à la  Surintendance  pendant  la  présente  année 

(3  p.) 800** 

2 6 janvier- 28  février  : à Léger,  menuisier,  parfait 
payement  de  83  2**  5S  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il 
a fait  au  chenil  et  autres  endroits  des  dehors  du  château 

de  Versailles  en  1699  (3p.) 082*1  5s 

16  mars- 21  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages dans  lesd.  bâtimens  (7  p.) 1100*1 

28  février -7  novembre  : à luy,  pour  ouvrages  en  di- 
vers endroits  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles  (6p.) 

697**  1 2 5 

10  janvier  : à Jacques  Deshayes,  menuisier,  pour  les 
contrevents  et  croisées  qu’il  a fait  pour  le  pavillon  du 


sr  La  Chambre,  garde-rigolles  à Saclay 56*1 

26  janvier  : à Jean  Marie,  pour  la  menuiserie  qu’il  a 
fait  â Trappes 21*1  ios 


Somme  de  ce  chapitre  ....  6769*1  1 6S  id 

SERRURERIE. 

16  février- 1 5 aoust  : à Tavernier,  serrurier,  pour  les 
clouds  et  pattes  qu’il  a fourni  au  magasin  du  Roy  pen- 
dant les  deux  derniers  mois  1 699  et  les  six  premiers 

1700  (6  p.) 1 208I*  16“ 

10  janvier- 23  may  : à Thomas  Vallerend,  serrurier, 
parfait  payement  de  3o6itt95  id  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  aux  bâtimens  des  de- 
hors de  Versailles  pendant  le  dernier  quartier  1699 

(8p.) a 56 1 *+  9“  id 

6 juin- 5 décembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 

pendant  les  onze  premiers  mois  1700  (9p.) 

6669II  5S  2d 

16  février- 21  novembre  : à luy,  pour  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a fait  dans  le  grand  et  petit  parc  de 


Versailles , depuis  le  mois  d’octobre  1 699  jusqu’au  1 5 no- 
vembre 1700  (6p.) 667*1  5* 

16  mars- 5 décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  à 

Bue  et  aux  étangs  et  aqueducs  de  Saclay  (2p.) 

319**  i55 

10  janvier- 10  octobre  : à Nicolas  Desjardins,  serru- 

rier, parfait  payement  de  1120+*  17’  6d  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  aux  bâtimens  des 
dehors  de  Versailles,  depuis  le  mois  d’octobre  1699  jus- 
qu’au mois  d’aoust  1700  (3  p.) 720*1  17’  6d 

20  juin  : à la  veuve  Fenel,  pour  des  pattes  et  clouds 
qu’elle  a livrez  au  magasin  du  fer 33  2+*  10' 

18  juillet- 1 5 aoust  : â Charles-François  Pollard, 
pour  les  contre-cœurs  de  cheminées  qu’il  a fourni  dans 
les  magasins  du  Roy  à Versailles  (2  p.) 820*1  5S 

26  janvier-  20  juin  : à Le  Breton,  pour  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a fait  à Bue  en  1699  et  1700  (2  p. ).  . . 
7 i*t  i5s  6d 

11  avril  : à Pierre  Bresain,  serrurier,  pour  ses  ou- 

vrages aux  barrières  des  étangs  du  Port-Royal,  Trapes 
et  autres  lieux,  en  1700 63*1  L/|5  g11 

Somme  de  ce  chapitre. ...  1 1 o 1 5*1  1 2 s gd 

VITRERIE. 

16  février- 5 décembre  : à Bernard  Lespinouze,  vi- 
trier, pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a fait  aux  bâ- 
timens des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant  les 
deux  derniers  mois  1699  et  les  trois  premiers  quartiers 
1700  (7  p.) 187511  16’ 

16  février-  t5  aoust  : à Gabriel  Janson,  vitrier,  pour 
les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a fait  aux  bâtimens  des 
dehors  de  Versailles  pendant  les  deux  derniers  mois 
1 699  et  les  six  premiers  1 700  (5  p.)..  1 5i 6tt  1 3S  1 id 
Somme  de  ce  chapitre  ....  3390*1  7“  nd 

PLOMBERIE. 

11  avril- 26  septembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
à compte  des  ouvrages  de  plomberie  qu’il  fait  aux  bâti- 
mens des  dehors  du  château  de  Versailles  (3  p.).  i3oott 

PEINTURE  ET  DORURE. 

16  février  : à Guillaume  Desauziers,  peintre  et  do- 
reur, parfait  payement  do  6396*1  125  à quoy  montent 
67  milliers  3oo  et  demi  de  grand  or  en  feuille,  à 56** 
le  millier,  et  75  milliers  de  petit  or,  à 35*1  le  millier, 
qu’il  a fait  battre  et  livrer  pour  les  bâtimens,  en  169g 
et  1700 2696*1  1 2 5 

12  septembre  : à luy,  pour  ouvrages  de  dorure  qu’il 

a fait  auxd.  bâtimens 3 1 9 *+  7 * 
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aB  février  : à Blanchard,  peintre,  parfait  payement 
de  iÜ7ttt  io“  à quoy  montent  trois  tableaux  qu’il  a faits, 
sçavoir  : deux  pour  le  Séminaire  de  la  paroisse  de  Ver- 
sailles, -et  le  troisième  pour  l’autel  de  la  chapelle  du 

Chenil  aud.  Versailles 571**  ios 

9 may-21  novembre  : à Étienne  Boürgault,  peintre, 
à compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  fait  dans 
ies  bàtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  (7  p.). 

i4oo** 

5 décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  grosse  pein- 
ture qu’il  a fait  aux  barrières,  étangs  et  aqueducs  de  la 

plaine  de  Saclay,  Port-Royal  et  Trappes 100** 

21  novembre  : à Bailly,  peintre,  pour  ouvrages  de 
couleur  de  bronze  qu’il  a fait  à toutes  les  ferrures  du 
grand  apartement  d’en  hault  de  la  Surintendance  des 


Bàtimens i4g** 

Somme  de  ce  chapitre 5029**  9’ 


SCULPTURE. 

28  février  : à Joles  Dbgoullon,  sculpteur,  pour  ou- 
vrages de  sculpture  en  bois  qu’il  a fait  à la  cheminée  de 
la  chambre  de  M.  le  comte  de  Brionne,  à la  grande 

écurie  du  Roy,  à Versailles 77**  1 5 3 

i4  février  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de  sculpture 
qu’il  a fait  à la  Surintendance  des  Bàtimens  à Versailles 

3oo** 

20  juin  : à luy  et  à Tadpin,  parfait  payement  de 
1220**  123  6d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  sculpture 
qu’ils  ont  faits  à la  Surintendance  des  Bàtimens  de  Ver- 


sailles  620**  1 25  6d 

Somme  de  ce  chapitre 998**  7’  6d 


PAVÉ. 

10  janvier- 28  février  : à Logis  Regnouf,  paveur, 
pour  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a fait  aux  bàtimens  des 
dehors  de  Versailles  pendant  les  mois  de  novembre  et 

décembre  1699  (4  p.) 2785** 

là  mars -5  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
pavé  qu’il  a fait  pendant  les  neuf  premiers  mois  1700 

( 1 0 p.) 6757^  i55  8d 

21  novembre  : à luy,  sur  le  pavé  qu’il  a fait  dans  le 

grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  1699 4oo** 

Somme  de  ce  chapitre 89/12**  i5s  8d 

OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  DE  BRONZE. 

i4  mars- 11  avril  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  à 
compte  de3  ouvrages  de  cuivre  qu’il  a fourni  au  magasin 

du  Roy  (2  p.) 10001* 

5 aoust  : à Sautray,  fondeur,  pour  les  bordures  de 


bronze  doré  d’or  moulu  qu’il  a fourni  et  posé  au  pour- 
tour des  glaces  d’un  cabinet,  à la  Surintendance  des  Bâ- 


limens 369**i83  9d 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 1 369*+  i8s  9d 

marbrerie. 


1/1  février:  à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  les  ou- 
vrages de  marbre  qu’il  a fait  dans  les  bàtimens  des  de- 
hors du  château  de  Versailles  en  1699 4 3o** 

26  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à la  Surinten- 
dance des  Bàtimens  en  1700 39**  9“ 

28  mars  : à D ezaigre,  marbrier,  pour  ouvrages  de 
marbre  qu’il  a fait  à Tapartement  de  M.  le  comte  de 

Brionne,  à la  grande  écurie 355**  ios 

Somme  de  ce  chapitre 82/1**  19* 

RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

1 4 février  : à Jean  Varisse,  ramonneur,  pour  les 

740  cheminées  qu’il  a ramonnées  et  racomodées  dans 
les  bàtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles,  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1699 272** 

2 5 avril- 1 5 aoust  : à Padelain,  pour  les  cheminées 
ramonées  et  racomodées  pendant  les  deux  premiers 
quartiers  de  1700 218**  9“ 

15  aoust  : à luy,  pour  avoir  mis  en  couleur  et  frotté 

les  planchers  de  la  Surintendance 2 5** 

Somme  de  ce  chapitre 5 1 5 **  9 * 

VUIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

10  janvier- 21  novembre  : à Mathgrin  Arnault,  vui- 
dangeur,  pour  les  vuidanges  de  fosses  d’aysance  qu’il  a 
fait  au  Grand  Commun,  à la  Chancellerie  et  aux  bâti- 
mens  des  dehors  de  Versailles  (6p.) i664**  5" 

DIVERSES  DÉPENSES. 

2/1  janvier  : au  sr  Labbé,  inspecteur  à Paris,  pour  les 
menues  dépenses  qu’il  a faites  pour  les  bâtiments  en 

1699 4x**  2“ 

À Léonard  Contant,  voiturier  par  eau,  pour  l’achapt 
et  voiture,  du  port  d’Apremont  à celuy  de  Sève,  de  huit 
quartiers  de  pierre  pour  la  chapelle  du  château  de  Ver- 
sailles  436**  10’ 

i4  février- 25  avril  : à Gratien  Bourdin,  marchand, 
pour  la  toille  qu’il  a fourni  pour  les  châssis  des  croisées 
des  écuries  du  Roy,  de  l’hôtel  de  Limoges  et  autres  en- 
droits des  bàtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 

(2  p.) 1 1 8**  33 

1 4 février-  20  juin  : au  s1'  Varenne , greffier  de  l’Écri- 
toire,  pour  les  vacations  qu’il  a fait  par  ordre  de  S.  M. 
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pour  la  vérification  des  toisez  et  mémoires  d’ouvrages 
faits  dans  les  bâtimens  en  1699  et  1700  (4p.)-  867" 
i4  février  : au  sr  Lefebvre,  prévost  des  Bâtimens, 
pour  les  sommes  qu’il  a avancées  pour  le  service  des  Bâ- 
timens pendant  1699 600" 

i4  mars-a5  avril  : à Ringuet,  charon,  pour  les  ou- 
tils qu’il  a fourni  au  magasin  du  Roy  pour  travailler  à 
serrer  la  glace,  et  autres  ouvrages  de  charonnage  qu’il  a 
fait  à l’hôtel  de  Limoges  dans  les  bâtimens  des  dehors 

de  Versailles  (2p.) 1 3 e"  1 5S 

1 4 mars  : à la  veuve  La  Croix  , pour  les  ouvrages  de 
fil  de  laton  qu’elle  a fourni  auxd.  bâtimens  pendant  la 

présente  année 34"  3S  4d 

10  janvier  : à Duget,  ferblantier,  pour  les  ouvrages 
de  fil  de  fer  qu’il  a fourni  aux  grilles  du  petit  parc  de 
Versailles  en  1699 27"  i7’8d 

7 février- 98  novembre  : aux  hommes  qui  ont  tra- 

vaillé à la  journée  du  Roy  sous  la  conduite  des  srs  Bour- 
gault  et  Matis,  arpenteurs,  à leur  ayder  à faire  les  ar- 
pentages des  bois  et  autres  héritages  occupez  par  les 
travaux  des  environs  de  Versailles,  pendant  les  deux  der- 
niers mois  1699  et  les  dix  premiers  1700  (6  p.) 

2287"  i53 

18  avril- 10  octobre  : aux  s"  Bourgault  et  Matis, 

pour  leurs  apointemens  des  trois  premiers  quartiers 
1700  (3  p.) 2700" 

19  may  : au  sr  Lambert,  contrôleur,  pour  ce  qu’il  a 
payé  pour  les  acomodemens  de  son  logement  à Versailles 
1 i33"  i2s  8d 

4 juillet  : au  s1  Marigner,  pour  son  remboursement 

de  la  dépense  qu’il  a fait  pour  les  bureaux  de  la  Surin- 
tendance pendant  les  six  premiers  mois  de  la  présente 
année 558H  2S  6d 

8 aoust  : au  sr  Berge,  pour  les  dépenses  faites  dans 

le  bureau  du  sr  Gabriel  pendant  les  six  premiers  mois 
1699 36i" 

29  aoust  : au  sr  Derville,  pour  la  dépense  qu’il  a 
faite  pour  le  bureau  des  desseins  des  Bâtimens  du  Roy 
pendant  les  six  premiers  mois  1700 336'*  ios 

5 septembre  : au  sr  Barbé,  pour  la  dépense  qu’il  a 

faite  au  bureau  des  remboursemens  pendant  les  six  pre- 
miers mois  1700 103" 

19  septembre  : au  sr  Lepeletier,  commissaire  de  la 
marine  à Rouen,  pour  les  menus  frais  qu’il  a fait  pour 
Ips  rocailles  de  Marlv  et  les  galliotles  du  Canal  depuis 

1696  jusqu’à  présent 96"  i6s 

3 4 octobre  : au  s1  Faydy,  maître  tailleur  d’habits,  pour  j 
fournitures  et  façons  de  huit  justàcorps  de  livrées  pour  j 
habiller  les  gardes-rigolles 878"  i’  6d  | 
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21  novembre  : au  sr  de  Coite,  architecte  ordinaire 
des  Bâtimens,  ayant  la  conduite  du  bureau  des  desseins 
et  la  garde  d’iceux,  pour  le  papier,  cire  d’Espagne, 
encre,  portefeuilles,  bois,  bougie,  chandelle,  meubles, 
crayons,  couleurs  et  autres  ustencils  qu’il  a payez,  tant 
pour  son  bureau  que  pour  celuy  des  dessinateurs,  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1700 4oo'i 

21  novembre  : au  sr  Gabriel,  pour  les  dépenses  de 
son  bureau  et  de  celuy  des  secrétaires  et  sous-secrétaires 

3oo" 

ier  aoust  1701  : à luy,  pour  ce  qu’il  a payé  pour  l’in- 
térêt pendant  quatre  mois,  à raison  du  denier  vingt,  de 
la  somme  de  boooo"  qu’il  a empruntée  par  ordre  du 
Roy  pour  employer  au  payement  des  dépenses  des  Bâ- 


timens pendant  l’année  1700 833"  65  8d 

21  novembre  1699  : au  s1  de  Montargis,  pour  les 
dépenses  qu’il  a fait  au  bureau  des  remboursemens  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1700 1 00" 

Somme  de  ce  chapitre ....  11  764"  1 6!  4d 


JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

10  janvier- 5 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé sous  M.  Gabriel,  à la  journée  du  Roy,  au  magasin 
des  démolitions  de  Versailles  depuis  le  1 5 décembre 
1699  jusqu’au  i5  décembre  1700  (a5  p.).  3902"  7’  6d 
A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  du  poids  du  fer 

pendant  le  même  temps  (24  p.) 468"  i8s 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  du  plomb  pen- 
dant le  même  temps  (a3  p.) 702"  8’  6d 

10  janvier- 15  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé 
sous  M.  Villiard,  tant  à l’entretien  des  eaux  bonnes  à 
boire  qu’aux  nivellements,  depuis  le  mois  de  décembre 

1699  jusqu’au  mois  de  novembre  1700  (12  p.) 

61 9"  2* 

10  janvier -5  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, sous  MM.  Perrault  et  Mollet,  à rétablir  une  faute 
où  l’eau  se  perdoit  derrière  la  chaussée  de  l’étang  du 
Port-Royal  et  à d’autres  ouvrages  pendant  la  présente 

année  (17  p.  ) 1770"  i45  2d 

i5  aoust  : aux  faucheurs,  lasseurs,  botteleurs  et  voi- 
turiers qui  ont  fait  et  serré  les  foings  du  Roy,  recueillis 
en  1700  à l’étang  du  Ménil,  sur  les  rigolles  d’Elancourt 
et  des  Gaslines,  sur  l’aqueduc  de  la  Boissière  et  sur  le 
lit  de  rivière  depuis  led.  aqueduc  jusqu’à  la  grille  du 

parc q5  0"  16* 

i5  aoust  : à Fourier,  pour  le  cheval  et  équipage 
qu’il  a payé  pour  remonter  le  s’  du  Trivikr  , garde  de 
l’eslang  de  Trappes  et  d’Arcy,  au  retour  du  vieux  cheval 
qu’il  avoit. 1 89"  1 5* 
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5 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  proche 
Vieille-Église,  et  à Claude  Magnï  pour  avoir  fait  le  ser- 
vice de  garde  pendant  quarante-quatre  jours  . . 72*1  ios 
Somme  de  ce  chapitre 863i**  6S  2d 

ENTRETENEMENS. 

io  janvier-  10  octobre  : à Jean  Rollinat,  pour  1 en- 
tretien des  rouîtes  dans  les  bois  des  environs  de  Ver- 
sailles pendant  les  six  derniers  mois  169g  et  les  six  pre- 
miers 1700  (â  p.) ^oo** 

A Janson  le  jeune,  pour  l’entretien  des  rigolles  et 
pierrées  du  petit  parc  de  Versailles  pendant  le  même 

temps  (4  p.) A 00 11 

A Pqiret,  pour  l’entretien  des  couvertures  du  château 
et  haras  de  Saint-Léger  pendant  le  même  temps  (A  p.) 

A o 

fi 8 février-  10  octobre  : à Lionnois  le  père,  pour  l’en- 
tretien des  rigolles  de  la  plaine  de  Cognières  jusqu  à 
l’étang  du  Ménil  pendant  le  même  temps  (A  p.).  200H 
A Lionnois  le  fils,  pour  l’entretien  des  rigolles  de  la 
plaine  de  Trapes  jusqu’au  pont  de  Guyancourt  pendant 

le  même  temps  (A  p. ) 200** 

Aux  Pactonnes,  pour  l’entretien  des  étangs  du  Trou- 
Salé  et  Saclay  pendant  le  même  temps  (A  p.)  . . . 200*1 
A Flabé,  pour  l’entretien  des  rigolles,  batardeaux  et 
aqueducs  de  la  plaine  du  Perray,  étangs  de  la  Tour  et 

Port-Royal  pendant  le  même  temps  (A  p.) 200** 

10  octobre- 21  novembre  : à luy,  pour  les  terres  qu’il 
a aportées  pour  fortifier  la  chaussée  de  l’étang  du  Port- 


Royal  (3p.) 700** 

Somme  de  ce  chapitre 2700*+ 


JARDINS  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

1A  février- 5 décembre  : à François  Le  Normand, 
jardinier,  ayant  l’entretien  du  jardin  potager  du  Roy  à 
Versailles,  à compte  dud.  entretien  pendant  la  présente 

année  (11  p.) 1 îooo** 

21  février- 5 septembre:  à Pierre  Coestillié,  jardi- 
nier, pour  l’entretien  des  jardins  et  pépinière  de  Trianori , 
pendant  les  cinq  premiers  mois  de  la  présente  année  et 
les  treize  premiers  jours  du  mois  de  juin  (6  p.).  4 0 7 5+t 
1 1 juillet  : à luy,  pour  les  fumiers  et  terra  ux  qui  ont 
esté  employez  dans  les  jardins  et  pépinière  de  Trianon 

pendant  1699 706*1 

7 mars- 12  décembre  : à Henry  Dupuis,  jardinier, 
ayant  celuy  des  jardins  et  orangerie  de  Versailles  (8  p.) 

16000*1 

3o  may-7  novembre  : à Remy  Janson,  ayant  celuy  du 


Mail,  allées,  plattes-bandes  et  gazons  de  la  pièce  des 
Suisses , pendant  les  trois  premiers  quartiers  1 700  (3p.) 

7 5ott 

Au  sr  Dp.ouard,  pour  l’entretien  des  rocailles  dud. 

jardin  pendant  le  même  temps  (3p.) 1950*1 

A Pierre  Lisqui,  pour  celuy  de  tous  les  ouvrages  de 
marbre  d’architecture  du  jardin  de  Versailles  pendant 

le  même  temps  (3p.) i5oo** 

A Bertin,  sculpteur,  pour  celuy  de  toutes  les  figures 
et  aulres  ouvrages  de  sculpture  en  marbre  dud.  jardin 

pendant  le  même  temps  (3p.) 1371+1  5S 

1 1 juillet-  28  novembre  : à Charpentier  et  Le  Moïne, 
jardiniers,  à compte  de  l’entretien  des  jardins  et  pépi- 
nière de  Trianon  pendant  les  six  derniers  mois  1700 

(5p.) 375.0*1 

11  juillet  : à la  veuve  de  Louis  Houdoin,  jardinier, 
pour  l’entretien  du  petit  jardin  et  quinconge  de  la  Mé- 
nagerie pendant  le  premier  quartier  1700 1 2 5+1 

22  aoust-iA  novembre  : à Denis  Simon,  jardinier, 
pour  led.  entretien  pendant  les  deuxième  et  troisième 

quartiers  1700  (2  p.) 2 5o*l 

5 septembre  : à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pitre,  pour 
avoir  entretenu  verte  la  butte  de  Montboron  pendant 

une  année 5 00*1 

Somme  de  ce  chapitre Ai 876*1  5* 

FONTAINES  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

e3  may-7  novembre  : à Claude  Denis  l’aîné,  fon- 
tainier,  ayant  l’entretien  des  fontaines  des  jardins  de 
Versailles,  pour  led.  entretien  pendant  les  trois  premiers 

quartiers  1700  (3p.) 3 4 5oH 

A Thomas  La  Cire,  compagnon  fontainier,  pour  idem 

(3p.) 7.5oii 

A Germain  Vitry,  autre,  pour  idem  (3p.)....  760** 
A Claude  Lambert,  autre,  pour  idem  (3  p.). . . 750*1 
A Pierre  Musart,  autre,  pour  idem  (3  p.). . . . 750** 

A André  Defert,  autre,  pour  idem  (3p.) 760*1 

A Gratien  Godet,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  • . 760*+ 
A Michel  Baclet,  garçon  lonlainier,  idem  (3p.).  . .. 


Ao5*l 

A Louis  Laurens,  autre,  pour  idem  (3p.)....  Ao5** 
A Nicolas  Thomas,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . .Ao5** 

A Silvain  Pinet,  autre,  pour  idem  (3  p.) ,l\ o5** 

A Blaise  Reglet,  autre,  pour  idem  (3p.)....  4 o 0 ** 
A Louis  Tessier,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  . . 4o5** 
A Louis  Bazollet,  aulre,  pour  idem  (3  p.).  . . 4o5** 


A Claude-Michel  Denis,  autre,  pour  idem  (3p.)... 

4o5*» 
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A Pierre  Thomas,  autre,  pour  idem  (3  p.). . . . Ao5K 
A Remy  Denis,  fontainier,  ayant  l’entretien  des  fon- 
taines de  Trianon,  de  ia  fontaine  de  ]a  décharge  du 
Canal  et  des  réservoirs  au  dessus  de  Trianon,  pour  idem 

(3p.) . 1 5oott 

A Maisonneuve,  garçon  fontainier  à Trianon,  pour 

idem  (3p.) Aofitt 

A Desjardins,  autre,  pour  idem  (3p.) 4o5^ 

3o  may-eA  octobre  : à Charles-François  Polard, 
pour  l’entretien  de  toutes  les  conduites  de  tuiaux  de 
fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Versailles,  Tria- 
non , la  Ménagerie  et  la  Machine  de  Seyne , pendant  les 

trois  premiers  quartiers  1700  (3  p.) 7600^ 

A Gilles  Le  Moyne,  pour  l’entretien  de  tous  les  ou- 
vrages de  cuivre  des  fontaines  de  Versailles  pendant  le 

même  temps  (3p.) 1 1 2 5tt 

A Denis  Anceau,  à compte  de  l’entretien  des  aque- 
ducs et  conduites  de  tuiaux  des  eaux  bonnes  à boire 

pendant  le  même  temps  (3p.) Zi 5ott 

Somme  de  ce  chapitre 22980^ 

GAGES  D’OFFICIERS, 

MATELOTS  ET  GONDOLL1ERS  SERVANS  SUR  LE  CANAL 
DE  VERSAILLES. 

7 février- 12  décembre  : aux  mariniers  de  rame  qui 
ont  servi  sur  le  Canal  de  Versailles  pendant  les  onze  pre- 
miers mois  de  la  présente  année  (11  p.) i32ott 

23  may-7  novembre:  au  s*  Martin,  capitaine,  pour 
ses  apointemens  pendant  les  trois  premiers  quartiers 

1700  (3  p.) i8oo*t 

A Cristophe  Le  Roux,  maître  des  matelots,  pour  idem 

(3  P-) 975tt 

A Jean  Bourdon,  comité  de  la  galère,  pour  idem  (3p.) 

• 7 5ott 

A Jacques  Le  Comte,  charpentier,  pour  idem  (3  p.).  , 


63ott 

A Nicolas  Menessier,  autre,  pour  idem  (3  p.).  63ott 

A Jean  Candon.  autre,  pour  idem  (3  p.) 63oft 

A Joseph  Chesne,  autre,  pour  idem  (3  p.). . . . 63ot! 
A Claude  Carouge,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . 63ott 
A Jacques  Fosse,  calfateur,  pour  idem  (3  p.).  . 63oN 
A Jacques  Douville,  autre,  pour  idem  (3p.)..  63 


A Jean  Merseron,  garde-magasin,  pour  idem  (3  p.). . 

63o« 

A Jacques  La  Vienne,  matelot,  pour  idem  (3  p.).  . 


A 0 

A Noël  Coste,  autre,  pour  idem  (3  p. ) Ao5b 

A André  Morel,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . . AofiH 


A Nicolas  Granval,  autre,  pour  idem  (3  p.). . Ao5N 
A Joseph  Trevan,  autre,  pour  idem  [3  p. ). . . . A o5t+ 
A Adrien  Senecal,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . Ao5tt 
A Michel  La  Vienne,  autre,  pour  idem  (3  p.).  A o5tt 
A François  Vidotti,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  /io5H 
A Georges  Renault,  autre,  pour  idem  (3p.)..  Ao5tt 
A Honnorat  Vidotti,  autre,  pour  idem  (3-p.).  A 0 5t+ 
A Jean-Baptiste  Juste,  autre,  pour  idem  (3  p.)... 

A o5« 

A Nicolas  Savari,  autre,  pour  idem  (3p.)...  Ao5tt 
A Isa ac  Busigny,  autre,  pour  idem  (3  p.)  . . . . Ao5ti 
23  may-7  novembre  : à Jean  Massagatti,  ancien 
gondollier  vénitien,  pour  ses  gages  des  trois  premiers 

quartiers  1700  (3  p.) gooH 

A Pierre  Massagatti,  autre,  pour  idem  (3  p.).  io8ott 

A Palmarin  Palmarini,  autre,  pour  idem  (3  p. ).  900** 
A Barthélémy  Pancalonio,  autre,  pour  idem  (3  p.) 

67 

A Vincent  Doria,  autre,  pour  idem  (3  p-)..  • • 675** 
A Benoist  Borelli , autre,  pour  idem  (3  p.).  • 67 5++ 
A Pierre  Seodea,  autre,  pour  idem  (3  p.). . . . 67 5++ 
A Jean  Palmarini,  autre,  pour  idem  (3p.)...  670^ 

4 juillet:  à Jean  Mersseron,  dit  La  Violette,  garde- 
magasin  dud.  Canal,  i5ott,  par  gratification,  en  considé- 


ration du  soin  qu’il  a eu  dud.  magasin i5ott 

Somme  de  ce  chapitre 2i555tt 


CHÂTEAU  DE  COMPÏÈGNE. 

10  janvier- ier  aoust.  : à Jacques  Camay  et  la  veuve 
Chambois,  couvreurs,  pour  l’entretien  des  couvertures  du 
château  de  Compiègne  pendant  les  six  derniers  mois 
1699  et  les  six  premiers  1700  (2  p.) Aoott 

23  may  : à eux,  pour  leurs  ouvrages  et  réparations 
de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  en  la  dépendance  dud. 
château 1 1 AH  1 oa 

10  janvier-  1"  aoust  : à Cheret,  pour  l’entretien  des 
vitres  pendant  les  six  derniers  mois  1699  et  les  six  pre- 
miers 1700  (2  p.) 1 ootl 

10  janvier-  10  octobre:  à Laurent  Danvin,  pour  l’en- 
tretien des  ponts  de  bois  qui  sont  dans  les  rouîtes  de  la 
foresl  de  Compiègne  pondant  le  même  temps  (A  p.).  . . 
170^ 

1 A février  : au  sr  Esmery,  concierge  du  château  de 
Compiègne,  pour  l’entretien  des  terrasses,  jardins  et 
remplissage  des  glacières  dud.  château  pendant  1699.. 
A ootl 

11  avril- 10  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
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routtes  de  la  forest  pendant  les  trois  derniers  mois  1699 


et  les  six  premiers  1700  (3  p.) 45ott 

Somme  de  ce  chapitre i634iï  10’ 


ENTRETIENS  DES  COUVERTURES 

DES  MAISONS  ROYALLES. 

10  janvier-  10  octobre  : à Armet,  couvreur,  pour  l’en- 
tretien qu’il  a fait  des  couvertures  du  palais  du  Luxem- 
bourg pendant  les  six  derniers  mois  1699  et  les  six  pre- 
miers 1700  (4  p.) 6oott 

1 7 janvier  - 7 novembre  : à la  veuve  d’EsnENNE  Yvon, 
couvreur,  pour  l’entretien  des  couvertures  des  maisons 
royalles  de  Versailles  pendant  les  trois  derniers  quartiers 

1699  et  les  trois  premiers  1700  (4  p.) 375ott 

A elle,  pour  l’entretien  des  couvertures  des  Maisons 
royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy  à Paris  et  du 
nouveau  couvent  des  Capucines  pendant  le  dernier 
quartier  1699  et  les  trois  premiers  1700  (3  p.).  34aott 
6 juin- 7 novembre  : à elle,  pour  l’entretien  des 
couvertures  des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant 
les  trois  premiers  quartiers  de  la  présente  année  (3p.) 

. . 375ott 

a4  janvier- 24  octobre  : à Noël  Martin,  couvreur, 
pour  l’entretien  des  couvertures  de  Vincennes  et  de  la 
maison  des  Gobelins  pendant  les  trois  derniers  quar- 


tiers 1699  et  le  premier  1700(4  p.) n5oH 

Somme  de  ce  chapitre 12670^ 


ÉGLISE  DES  INVALIDES. 


MAÇONNERIE. 

28  février  : à Pipault,  entrepreneur,  parfait  payement 
de  gi4iH  i6s  8d  à quoy  montent  les  ouvrages  de  ma- 
çonnerie qu’il  a faits  à lad.  église  depuis  1690  jusqu’en 

1 693 3 1 4 1 ++  1 6S  8d 

1 1 avril -4  octobre  : à Pierre  Le  Maistre  l’aîné,  en- 
trepreneur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il 

a fait  à lad.  église  (4  p.) i5ooo+t 

11  avril- 29  aoust  : à Pierre  Le  Maistre  le  jeune, 
entrepreneur,  parfait  payement  de  442 07H  45  7“*  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à lad. 

église  en  1699  (3  p.) 7207^  4S  7d 

9 may  - 5 décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  la  présente  année  (6  p.  ) i2  000H 

ier  aoust  : au  sr  Jabra,  pour  4 muids  7/8'  de  chaux 
qu’il  a livré  pour  la  fresque  du  dôme  de  lad.  église,  à 
raison  de  ioott  le  muid 487H  ios 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


5 décembre  : au  sr  Perrault,  expert  des  Bâtimens, 
pour  les  vacations  qu’il  a employées  à toiser  et  vérifïier 
les  ouvrages  de  maçonnerie  faits  en  lad.  église..  . ig8tt 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 38o34tt  1 1‘  3d 

CHARPENTERIE. 

12  octobre  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  char- 
pentier, à compte  des  ouvrages  qu’il  a fait  pour  le  mo- 
dèle de  l’autel  de  lad.  église 2 0 0tt 

SERRURERIE. 

29  aoust  : à Pierre  Roger,  serrurier,  pour  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a fait  à lad.  église  depuis  1692.  i66tt 

VITRERIE. 

1er  aoust  : à Gombault,  vitrier,  à compte  des  ouvrages 
de  vitrerie  qu’il  a fait  à lad.  église 5oott 

SCULPTURE. 

ier  aoust- 5 décembre  : .à  Spingola  , sculpteur,  sur  une 
médaille  qu’il  fait,  représentant  Pépin,  et  la  mosaïque 

qu’il  bût  en  l’église  des  Invalides  (3p.) 3oott 

1e1'  aoust -7  novembre  : à Flamen,  sculpteur,  sur  une 
médaille  représentant  Charles  Le  Chauve,  et  la  mosaïque 

qu’il  fait  pour  lad.  église  (2p.)... 3oott 

28  février -4  juillet  : à Corneille  Vanclève,  sculp- 
teur, à compte  des  armes  du  Roy  qu’il  fait  au  dessus  de 
l’entrée  de  l’église  des  Invalides  par  le  dedans  (5  p.)..  . 

1000^ 

ti  juin  : à luy,  parfait  payement  de  2Ôoott  pour  deux 
bas-reliefs  carrez  qu’il  a fait  au  dessus  des  portes  des 

chapelles  en  dedans  de  l’église ioott 

A luy,  parfait  payement  de  iooott  pour  une  figure 
d’Ange  qu’il  a fait  dans  la  calotte  du  dôme  de  lad. 

église ioott 

ier  aoust -7  novembre  : à luy,  sur  une  médaille  qu’il 
fait  représentant  Saint  Louis,  avec  la  mosaïque  (3  p.). 

3oo« 

9 may  : aux  nommez  Legros,  Lapierre  et  Manière, 
sculpteurs,  à compte  de  la  sculpture  qu’ils  font  à deux 

pannaches  du  dôme  de  lad.  église 3oott 

ier  aoust -7  novembre  : aud.  Legros,  sur  une  mé- 
daille qu’il  fait  représentant  Louis  XII,  avec  la  mosaïque 

(a  p.) 200tt 

9 may  : aux  nommez  Spingola,  François  et  Desjar- 
dins, sculpteurs,  à compte  de  la  sculpture  qu’ils  font" à 

deux  panaches  du  dôme  de  lad.  église.  3oott 

9 may -5  décembre  : aux  s"  Spingola  et  Carlier, 
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dessinateurs,  pour  les  journées  qu’ils  ont  employées  à 

dessiner  dans  lad.  église  (4  p.) 796^  1 5’ 

4 juillet  : aud.  Spingola  et  François,  pour  leurs  jour- 
nées employées  à dessiner  et  modeler 280** 

1e1'  aoust  : aud.  Spingola,  pour  treize  journées  em- 
ployées idem . i3ott 

29  aoust  : à luy,  Poirier,  Armand  et  Monteau,  pour 

leurs  journées  employées  idem 386tt 

9 may  : à Noël  Jouvenet,  sculpteur,  à compte  des 
culots  au-dessous  des  cadres  des  bas-reliefs  de  l’histoire 

de  Saint  Louis,  qu’il  fait  dans  lad.  église i5o** 

ier  aoust- 7 novembre  : à luy,  sur  la  médaille  qu’il 
fait  représentant  Dagobert,  et  la  mosaïque  (3  p.).  3oo** 
28  février- 7 novembre  : à luy,  Varin,  Langlois  et 
Meusnier,  à compte  de  65  chapiteaux  pilastres  d’ordre 
corinthien  qu’ils  ont  fait  au  pourtour  de  l’église  des  Inva- 
lides, et  de  8 chapiteaux  aux  colonnes  d’ordre  corinthien 
sous  les  tribunes  (5p.)...» 25oo** 

4 juillet- 29  aoust  : à luy  et  de  Dieu , autre,  à compte 

des  ornemens  qu’ils  font  à trois  des  douze  cadres  de  la 
calotte  du  dôme  (2  p.) Aoo** 

6 juin -A  juillet  : à luy,  Varin,  Langlois,  Masson, 
Lange  et  Slodtz,  parfait  payement  de  4564**,  à quoy 
montent  les  ornemens  du  gros  cordon  de  la  calotte  du 
dôme,  les  ornemens  des  moulures  de  la  grande  corniche 
au  dessus  des  Evangélistes  et  les  ornemens  des  cadres 
des  panneaux  des  voûtes  des  chapelles  (2p.)...  764** 

6 juin  : à luv,  Varin,  Langlois,  de  Dieu,  Maubouge, 

Lange,  Rousseau  et  les  Meuniers,  sculpteurs,  parfait 
payement  de  7778**,  à quoy  montent  les  roses  qu’ils 
ont  faites  aux  douze  cadres  des  panneaux  de  la  calotte 
du  dôme  de  lad.  église 278*1 

A la  veuve  du  nommé  Le  Comte,  sculpteur,  parfait 
payement  de  85o**  pour  les  ouvrages  de  sculpture  qu’il 
a fait  à une  ligure  d’Ange  dans  la  calotte  du  dôme  . . . 

i5ott 

11  avril -5  décembre:  à Antoine  Coisvox,  sculpteur, 
à compte  d’une  figure  qu’il  fait  en  marbre  pour  lad. 
église,  représentant  Saint  Charlemagne  (4p.), . 1800** 

5 décembre  : à luy,  sur  la  figure  qu’il  fait  dans  un 

cul-de-four  d’une  des  tribunes 2O0*t 

7 novembre  : à Tuby,  autre,  à compte  des  deux  Pères 

de  l’Eglise  qu’il  achève  et  qui  ont  esté  commencez  par 
feu  Baptiste  Tuby,  son  père 200** 

4 juillet:  à Coustou,  autre,  pour  la  sculpture  qu’il  a 
faite  à une  figure  d’Ange,  dans  la  calotte  du  dôme  de 
l’église , laquelle  avoit  été  commencée  par  le  sr  Le  Comte 

* » 1 5o** 

1"  aoust  : à luy,  sur  six  bas-reliefs  qu’il  a fait  au  des- 


sous des  vitraux  dans  l’attique  des  chapelles  de  lad. 

église 1 5o** 

icr  aoust- 7 novembre  : à luy,  sur  une  médaille  re- 
présentant Louis  XIII,  avec  la  mosaïque  (3  p.)...  3oo** 

4 juillet  : à de  la  Pierre,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  45o**  pour  un  bas-relief  qu’il  a fait  en  dedans 
l’une  des  chapelles  de  l’église,  représentant  la  Charité.. 
i5o** 

1er  aoust-7  novembre  : à luy,  à compte  d’une  mé- 
daille représentant  Henry  IV,  avec  la  mosaïque  (3  p.). . 

3oo** 

ier  aoust-7  novembre  : au  sr  Manière,  sculpteur,  sur 
une  médaille  qu’il  fait  représentant  Louis  XIII,  avec  la 
mosaïque  ( 3 p. ) 3ooN 

5 décembre  : aux  s"  Meusnier,  à compte  de  trois  ca- 

dres qu’ils  font  au  sujet  de  l’élargissement  de  la  calotte 
du  dôme 3oo** 

7 novembre  : au  sr  Varin,  pour  les  chiffres,  roses  et 

modillons  qu’il  a fait  à la  grande  corniche 3qtt 

4 juillet  - 39  aoust  : à luy  et  autres,  ,4  compte  des 
ornemens  qu’ils  font  à trois  des  douze  cadres  de  la  ca- 
lotte (2  p.) 4oo** 

9 may  : à Robert,  Taupin,  Legrand,  Boutet,  Guyot, 
Adam,  Masson,  Maubouge  et  François  le  jeune,  sculp- 
teurs, à compte  de  la  sculpture  qu’ils  font  sur  dix  arcs 
doubleaux  dans  la  grande  voûte  de  l’église  des  Invalides 

2 5 o*t 

1er  aoust  : à Martin,  autre,  parfait  payement  de  800** 
pour  la  sculpture  de  deux  dessus  de  croisées  d’une  des 
chapelles 100H 

4 juillet  : à Slodtz  et  Granier,  sculpteurs,  parfait 

payement  de  5oo**  à quoy  monte  une  figure  d’Ange  qu’ils 
ont  achevée  dans  lad.  église,  qui  avoit  été  commencée 
par  L’Espingola 5o** 

ier  aoust-7  novembre  : aud.  Granier,  sur  une  mé- 
daille représentant  Philippe  Auguste,  et  la  mosaïque 

(3  p.) ' 35olt 

29  aoust  : à Goupil  et  Legrand,  sculpteurs,  parfait 
payement  de  1923*1  i6s  811  à quoy  montent  les  ornemens 
qu’ils  ont  faits  aux  corniches  des  chapelles,  aux  deux 
cotez  de  l’entrée  de  l’église 23**  i6s  8a 

5 décembre  : à eux,  pour  1 4 4 roses  qu’ils  ont  fait 

dans  les  deux  chapelles,  à l’entrée  de  l’église,  lesquelles 
n’ont  point  servi 2 52** 

29  aoust  : à Lalande,  Taupin,  Maubouge  et  Havaiid, 
autres,  parfait  payement  de  1928**  1 G*  8d  à quoy  mon- 
tent les  ornemens  qu’ils  ont  fait  aux  corniches  des  deux 
chapelles,  à côté  du  sanctuaire  de  l’église.  . 73**  i6s  8d 
5 décembre  : à eux,  pour  1 44  roses  qu’ils  ont  faits 
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dans  les  deux  chapelles  proche  le  sanctuaire,  lesquelles 

n’ont  point  servi.  2 5 a+t 

29  aoust-7  novembre  : à Poirier,  sculpteur,  sur  une 
médaille  représentant  Clovis,  et  la  mosaïque  qu’il  fait 
au  pourtour  du  pied  d’ estai  du  dôme  de  lad.  église  (2  p.) 

3oo**  j 

29  aoust-7  novembre  : à Poultier,  sculpteur,  sur  j 

une  médaille  représentant  Charlemagne,  et  la  mosaïque 

( 2 j>.) 3oo** 

A Hu rt r elle,  sculpteur,  sur  une  médaille  représen- 
tant Louis  Le  Débonnaire,  et  la  mosaïque  (2  p.)  . 2 5o** 

29  aoust-7  novembre  : à Mazeline  et  Adam,  sculp- 
teurs, sur  la  sculpture  qu’ils  font  à l’arcade  entre  les 

deux  églises  des  Invalides  (3  p.) îAoo**  , 

12  octobre -5  décembre  : à Langlois  et  Rousseau, 
sculpteurs,  sur  trois  cadres  qu’ils  font  au  sujet  de  l’élar- 
gissement de  la  calotte  du  dôme  (2  p.) Aoo** 

Somme  de  ce  chapitre 17325**  8“  Ad 

DIVERSES  MAISONS  ROYALLES. 


MAÇONNERIE. 

2 A janvier- 7 novembre  : à Pierre  Levé,  entre- 
preneur, parfait  payement  de  25ou**io’9d  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux 
Maisons  Royalles  et  maisons  appartenantes  au  Roy,  en 

1699  (i3p.) 9611**  ios  9d 

18  juillet -5  décembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  (10p.....  16600** 
29  aOUSt  : à Paquet,  maçon,  pour  je  masticq  qu’il  a 
employé  aux  terrasses  du  palais  de  Luxembourg,  du  côté 

du  jardin,  en  1700 63**  9’ 

5 décembre  : aux  héritiers  de  feu  Benoist,  entrepre- 
neur, sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux 
Maisons  Royalles  pendant  les  six  derniers  mois  1 698  et 

les  deux  premiers  1699 3oo** 

iA  février- 29  aoust  : à Jacques  Varignon,  entrepre- 
neur, pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au 
palais  de  Luxembourg,  à Paris  (10  p.).  ioo5i**  1 A5  Ad 
1 A février- 2/1  octobre  : à Cartaud,  entrepreneur,  à 
compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait  à l’autel  de 

l’église  Notre-Dame,  à Paris  (i5  p.) 10000** 

2 4 janvier- ier  aoust  : à Maurice  Gabriel,  entrepre- 
neur, sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  nou- 
veau couvent  des  Capucines  (3p.) 2100** 

28  février- 7 novembre  : à Denis  Anceau,  pour  les 
aqueducs  et  pierrées  qu'il  fait  pour  dessécher  le  fossé 
de  Vincennes  (8  p.) 1758**  1 As 


2 A janvier-  12  octobre  : à la  veuve  Forcoï,  fontainier, 
pour  l’entretien  des  bassins  des  fontaines  et  des  conduites 
de  décharge  du  jardin  du  palais  des  Thuilleries  pendant 
les  six  derniers  mois  1699  et  les  six  premiers  1700 

(2p.) i5o** 

Somme  de  ce  chapitre 5o635**  8S  id 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

28  février  : à Richon,  terrassier,  pour  les  ouvrages 
de  terrasse  qu’il  a fait  au  château  de  Vincennes.  39**  io“ 
6 juin  ; à Richaut,  autre,  pour  les  fossez  qu’il  a fait 

et  réparez  dans  les  bois  taillis  dud.  parc 7 A** 

21  novembre -5  décembre  : à Isaac  Daubernay,  ter- 
rassier, sur  les  terres  qu’il  a fourni  pour  les  plattes- 
bandes  du  jardin  des  Thuilleries  (2p.) 58a++  8“ 

5 décembre  : à Pierre  Saintar,  pour  le  fumier  qu’il  a 

fourni  pour  le  Jardin  royal  des  plantes 100** 

21  novembre  : à Besnard,  sur  les  buys  des  pîattes- 
bandes  qu’il  a replantées  dans  le  jardin  des  Thuilleries 

i5o** 

Somme  de  ce  chapitre  9 A 5**  185 

CHARPENTERIE. 

2A  janvier- 1 5 aoust  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La 
Porte,  charpentier,  parfait  payement  de  5735**  8‘  à 

quoy  montent  les  ouvrages  faits  aux  Maisons  Royalles  et 
maisons  apartenantes  au  Roy  à Paris  en  1699  (8  p.).. 

2i35**8s 

»8  mars  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à l’autel  Notre- 

Dame  en  1 699 3oo** 

12  septembre -5  décembre  : à luy,  à compte  de  scs 
ouvrages  de  charpenterie  aux  Maisons  Royalles  pendant 

les  six  premiers  mois  1700  (A  p.) i5oo** 

Somme  de  ce  chapitre 3q3 5**  8S 

COUVERTURE. 

2A  janvier- 1 5 aoust  : à la  veuve  d’EsriENNE  Yvon, 
couvreur,  parfait  payement  des  ouvrages  de  couverture 
qu’elle  a fait  aux  Maisons  royalles  pendant  les  huit  der- 
niers mois  1699  (9  p.) » • 28A9**  5“  5d 

12  septembre- 5 décembre  : à elle,  à compte  desd. 
ouvrages  pendant  les  six  premiers  mois  1700  (5p.)... 

1600** 

2 A janvier-  1 A février  : à Jacques  Armet,  couvreur, 
parfait  payement  de  961**  8S  2d  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  couverture  qu’il  a fait  au  palais  de  Luxem- 
bourg pendant  les  mois  de  janvier  et  février  1699(2  p, 
3i  1**  8S  2 

6 juin -7  novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  aud. 

39. 
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palais  pendant  les  dix  derniers  mois  de  la  même  année 


1699  (5  p.)..  i53gtt  1 3S  iod 

Somme  de  ce  chapitre 63oott  7’  5d 


MENUISERIE. 

28  février  : à Leschandelle,  menuisier,  pour  ou- 
vrages de  menuiserie  aux  Gobelins  en  169g..  i5oH  175 
5 décembre  : à luy,  pour  ouvrages  au  Jardin  royal 

en  1700 aoott 

2 1 novembre  : à Richard  , menuisier,  pour  ouvrages 

faits  aux  Maisons  Royalles  en  1698 200** 

20  juin- 4 juillet  : à Antoine  Rivet,  menuisier,  à 
compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fait  auxd. 

Maisons  Royalles  en  1699  (2  p.) noott 

2 4 janvier- 21  novembre  : à Laurens  Rochebois,  me- 
nuisier, sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  auxd. 
Maisons  pendant  1698,  1699  et  la  présente  année  1700 

(22  p.) 6ioott 

28  février- 7 novembre  : à Simon  Gillot,  menuisier, 
pour  ses  ouvrages  de  menuiserie  au  château  de  Vincennes 

en  1699  et  1700  (2  p.) 206*'  1 is 

28  février- 29  aoust  : à Marteau,  menuisier,  parfait 
payement  de  872*+  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a fait  à l’autel  Notre-Dame  en  1699 

( 3 p*) 572^ 

10  octobre- 12  novembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 
vrages en  1700  (2  p.) 7oott 

28  mars  : à Justine,  menuisier,  parfait  payement  de 
32itt  i5s  à quoy  montent  ses  ouvrages  aux  écuries'du 

Roy  et  à celles  de  Monseigneur  en  1699 71^15* 

2 1 novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  pen- 
dant les  six  premiers  mois  1700 85tt  1 6’ 

Somme  de  ce  chapitre g386tt  19* 

serrurerie. 

28  février- 4 juillet  : à Le  Roy,  serrurier,  pour  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de  Vin- 
cennes pendant  les  quatre  derniers  mois  1699  et  les 

six  premiers  1 700  (2  p.) 1 6S 

28  mars- 6 juin  : à François  Lucas,  serrurier,  par- 
fait payement  de  i8o8tt  i5s  2d  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a fait  auxd.  Maisons  Royalles 

en  1699  (2  p.) 358+t  i5’  2d 

12  septembre- 21  novembre:  à luy,  â compte  de  ses 
ouvrages  pendant  la  présente  année  (â  p.).  53  itt  163  4d 
2/1  janvier- 18  juillet  : à La  Vigne,  serrurier,  parfait 
payement  de  1698^8’  6d  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a faits  à l’autel  de  l’église  Notre- 
Dame  de  Paris  en  1699  (7p.) iog3tt  8"  6d 


12  septembre- 12  octobre  : à luy,  à compte  de  ses 
ouvrages  pendant  les  six  premiers  mois  1700  (2  p.).  . . 

âooti 

ih  mars -7  novembre  : a Robert  Boutet,  serrurier, 
parfait  payement  de  5242tt  ns  6d  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fait  auxd.  Maisons  Royalles 
en  1698,  1699  et  les  six  premiers  mois  1700  (7  p.).  . 

1892^  1 15  6d 

23  may  : à Fontaine,  serrurier,  pour  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  en  la  maison  des  Gobelins  pen- 


dant les  neuf  derniers  mois  1699 i56tt  g!  gd 

Somme  de  ce  chapitre /1 0 4 7 H 7“  3d 

VITRERIE. 


10  janvier- 10  octobre  : à Charles-François  Jacquet, 
vitrier,  pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  vitres  du  château 
de  Vincennes,  de  la  maison  des  Gobelins  et  du  Jardin 
royal  des  plantes  pendant  les  six  derniers  mois  1699  et 

les  six  premiers  1700  (4p.) iy50tt 

4 juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a fait,  outre 

son  entretien,  en  1699 ioott  A5  8d 

10  janvier-  10  octobre  : à la  veuve  Janson  et  à Antoine 
Janson,  son  fils,  vitriers,  pour  l’entretien  des  vitres  du 
palais  de  Luxembourg  pendant  les  six  derniers  mois  1 G99 

et  les  six  premiers  de  l’année  1700  (4  p.) 3oott 

10  janvier- 5 décembre  : à elle,  pour  l’entretien  des 
vitres  du  château  du  Louvre,  Garde-meuble  de  la  Cou- 
ronne, de  l’hôtel  de  Gramont  et  magasin  du  s'  de  Beau- 

fort  pendant  le  même  temps  (4  p.) 200^ 

24  janvier- 10  octobre  : à elle,  pour  l’entretien  des 
vitres  du  château  de  Madrid,  de  la  Savonnerie,  de  l’oran- 
gerie du  Roulle,  de  la  maison  des  cignes,  des  maisons 
occupées  par  M.  le  comte  de  Granmont  et  M.  Félibien, 
de  la  Samaritaine  et  de  l’Observatoire,  pendant  le  même 

temps  (4p.) Zioott 

i4  février-7  novembre  : à eux,  pour  les  ouvrages 
qu’elle  a fait  faire  aux  Maisons  Royalles,  outre  ses  entre-* 

tiens,  pendant  l’année  1699  (4  p.) 52H  io5  3d 

10  janvier- 12  septembre  : â Gombault,  vitrier,  pour 
l’entretien  qu’il  a eu  des  vitres  du  palais  des  Thuilferies 
pendant  les  six  derniers  mois  1699  et  les  six  premiers 

1700  (4  p.) 200** 

24  janvier- 12  septembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
vitres  du  nouveau  couvent  des  Capucines  pendant  le 

mêm  etemps  (4  p.) 200^ 

24  janvier-5  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
vitres  aux  grandes  et  petites  écuries,  écuries  de  Mon- 
seigneur et  leurs  dépendances,  des  maisons  où  logent 
MM.  de  Concis  et  Le  Nostre,  de  l’orangerie  des  Thuill- 
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leries , de  l’Imprimerie  du  Roy  et  de  la  Bibliothèque  de 

S.  M.  pendant  le  même  temps  (4  p.) aoott 

i k mars -7  novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages,  outre 

son  entretien  ordinaire,  pendant  1699  ( A p. ) 

^77tt  1 gs  1 id 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 345iH  i4siod 

PLOMBERIE. 

28  février-20  juin  : à Jacques  Lucas,  plombier,  à 
compte  des  ouvrages  de  plomberie  qu’il  a fait  aux  Mai- 
sons Royalles  pendant  1699  (4  p.) 900" 

PAVÉ. 

11  avril  -4  juillet  : à Louis  Regnouf,  paveur,  pour 

les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a fait  au  couvent  des  Capu- 
cines à Paris  (4  p.) îbggttiS8  5d 

i5  aoust-12  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
pavé  aux  Maisons  Royalles  et  maisons  aparlenantes  au 

Roy  à Paris  (4  p.) 2000" 

Somme  de  ce  chapitre 35g9tt  i3s  5d 

PEINTURE. 

7 mars- icr  aoust  : à Joubert,  peintre  en  miniature, 
parfait  payement  de  10000"  à quoy  montent  4oo  des- 
seins de  plantes  rares,  d’oyseaux  et  animaux  qu’il  a 
peints  en  miniature  sur  veslin  pour  estre  insérez  dans  la 
suitte  des  livres  du  Cabinet  de  S.  M.  (6  p.).  . . 34oott 
28  mars- 2 1 novembre  : à luy,  pour  vingt-quatre 
desseins  de  plantes  rares  qu’il  a fait  en  1700  (2  p.).  . . 

600" 

1 4 lévrier-!  8 juillet  : à Petit,  peintre,  parfait  paye- 
ment de  g6^tt  85  tod  à quoy  montent  les  impressions  de 
peinture  qu’il  a fait  en  1699  aux(L  Maisons  Royalles,  à 

Paris  (5  p.) 6i4tt8siod 

38  février  : au  sr  Benoist,  peintre,  pour  les  ouvrages 
de  peinture  qu’il  a fait  pour  le  service  du  Roy  au  châ- 
teau de  Versailles 120" 

23  may-7  novembre  : à Audran,  peintre,  pour  les 
tableaux  qu’il  fait  pour  servir  à faire  des  portières  eu 

tapisserie  aux  Gobelins  (9  p.) 4 6oott 

10  janvier- 20  juin  : à Jean-Baptiste  Fontenay, 
peintre,  parfait  payement  de  2260"  à quoy  montent  les 
sept  dessus  de  porte  qu’il  a peints  pour  le  château  de 

Marly  (6  p.) 1200" 

a3  may-icr  aoust  : à luy,  pour  quatre  tableaux  ovales 
qu’il  a peints  pour  Trianon  (3  p.) 600" 

12  octobre  : à Le  Moyne,  peintre,  sur  la  peinture  en 

marbre  qu’il  a fait  à l’autel  de  Notre-Dame  de  Paris  en 
1 700 1 00" 


I h février- 4 juillet  : à Veiinansal  et  Pavillon,  pein- 

tres , sur  le  tableau  qu’ils  font  pour  servir  à la  tapisserie 
de  M.  le  Chancellier  (4p.) 1000" 

24  janvier- 28  février  : à Martin  l’aîné,  peintre,  à 
compte  de  six  tableaux  qu’il  a peints  pour  des  dessus  de 
portes  au  château  de  Marly  (3p.) 5oo" 

II  avril  : à luy,  sur  deux  tableaux  qu'il  fait,  repré- 
sentant des  veues  du  château  de  Versailles 3oo" 

12  septembre  : à Vivien,  peintre,  pour  trois  portraits 
de  Messeigneurs  les  Princes,  qu’il  a faits  en  pastel  pour 

le  service  du  Roy,  en  1700 1200" 

2 4 janvier- 12  octobre  : à François  Lefebvre,  peintre, 
sur  les  grosses  peintures  qu’il  a fait  auxd.  Maisons 

Royalles  en  1699  (6p.) 1000" 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 1 5 2 3 A tt  8S  iod 

DORURE. 

ier  aoust- 12  octobre  : à Dufaux,  doreur,  acompte 
de  la  dorure  qu’il  fait  de  deux  pieds  de  table  pour  le 
salon  de  Meudon  (2  p.) 3oo" 

SCULPTURE. 

1 4 février  : à Coustou,  sculpteur,  à compte  d’une  li- 
gure qu’il  fait  en  marbre,  représentant  Jules  César.  . . 

i5o+t 

1 4 mars  : à Mazière,  sculpteur,  à compte  du  modèle 
d’un  groupe  d’enfans,  qu’il  a fait  pour  Meudon  en  1699 

ioott 

10  janvier-4  juillet:  à Goupil,  Dugoullon,  Bellan, 
Taupin  et  Jollivet,  sculpteurs,  parfait  payement  de 
3643",  à quoy  montent  huit  pieds  de  table  qu'ils  ont 

faits  pour  Marly  (7  p.) 1943" 

31  novembre -5  décembre  : à Dugoullon  et  Goupil, 
pour  deux  pieds  de  table  qu'ils  ont  fait  pour  le  sallon  du 

château  de  Meudon  (2  p.) 53o" 

i4  mars  : à Hardy,  sculpteur,  à compte  du  modèle 
d’un  groupe  d’enfans  qu’il  a fait  pour  Meudon..  . 100" 
%b  mars  : à Raon,  sculpteur,  à compte  du  modèle 
d’un  groupe  d’enfans  qu’il  a fait  en  1699  P0U1’  Meudon 

ioott 

33  may-7  novembre  : à luy,  sur  un  Terme  qu’il  fait 


en  marbre  pour  le  palais  de  Trianon  (3  p.).  . . . 800" 
i4  mars  : à Flamen,  sculpteur,  sur  le  modèle  d’un 
groupe  d’enfans  qu’il  a fait  pour  Meudon 100" 


10  janvier- 1er  aoust  : à Rousseau,  sculpteur,  parfait 
; payement  de  1860"  pour  deux  vases  de  marbre  vert 
d’Egypte  qu’il  a fait  au  château  de  Versailles  (4  p.). . . . 

710" 

a 4 février  : à luy,  pour  le  sciage  qu’il  a fait  des  tran- 
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clies  de  marbre  dont  les  vases  cy-dessus  ont  esté  faits . . 

/i7++i  is4d 

l à février  : à Spingola,  scidpleur,  pour  trois  bran- 
ches et  un  vase  qu’il  a modelez  à Mari  y et  Meudon  en 

1 69g 280*+ 

à juillet  : à luy,  pour  quatre  modèles  de  balustres 
qu’il  a fait  pour  le  château  de  Trianon  en  1700.  278*+ 

12  octobre- 21  novembre  : à luy,  parfait  payement 
de  1280++  pour  la  sculpture  de  trente-deux  balustrades 

de  bois  de  la  chambre  du  Roy  (3  p.) 780++ 

7 novembre  : à Vivien,  sculpteur,  pour  trois  bordures 
qu’il  a sculptées  et  fournies  pour  les  poi  traits  de  Mes- 

seigneurs  les  Princes 17/1++ 

2 & janvier- ieraoust  : à Granier,  sculpteur,  à compte 
d’un  groupe  qu’il  fait  en  marbre,  représentant  Ino  et 

Mélicerle  ( 3 p.  ) 55o++ 

2 à janvier- là  mars  : à Hiilot,  sculpteur,  sur  une 
figure  qu’il  fait  en  marbre,  représentant  une  Compagne 

de  Diane  (2p.) âoo+t 

à juillet  : à luy,  pour  une  bordure  de  tableau  qu’il  a 

fait  pour  le  Roy 182++ 

10  janvier  : à Robert  de  la  Lande,  sculpteur,  parfait 
payement  de  56 2++  pour  la  sculpture  de  trois  pieds  de 

table  qu’il  a fait  pour  le  château  de  Meudon 62++ 

2/1  janvier- icr  aoust  : à Slodtz,  sculpteur,  à compte 
d’une  figure  qu’il  fait  en  marbre,  représentant  Hannibal 
(2  p.)- /ioo++ 

Somme  de  ce  chapitre 7686^  1 13  /jd 

OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  BRONZE. 

là  février- 6 juin  : à Desjardins,  sculpteur  fondeur, 
parfait  payement  de  97 à quoy  montent  les  bronzes  et 
dorures  qu’il  a fait  à la  cheminée  du  cabinet  de  Monsei- 
gneur à Meudon  (3  p.) 576^ 

20  juin  : à luy  et  Spingola,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  2o5o++  pour  les  ouvrages  de  bronze  qu’ils  ont 
fait  à la  cheminée  de  l’antichambre  de  Monseigneur  à 

Meudon i5o++ 

10  janvier- là  février  : à Sautray,  fondeur,  parfait 
payement  de  17001+  1 is  8d,  à quoy  montent  les  moulures 
de  bronze  doré  d’or  moulu  qu’il  a faites  et  posées  dans 
les  apartemens  du  château  de  Marly  (3  p.).  âoo++  1 is  8d  j 
1/1  mars -à  juillet  : à luy,  pour  les  bordures  de  bronze 
doré  qu’il  a fait  à deux  tables  de  marbre  pour  le  palais  1 

de  Trianon  (2  p.) 3oo++  ; 

9 mav  : à la  veuve  Royer,  fondeur,  pour  les  ouvrages  ; 
de  cuivre  qu’elle  a fait  et  fourni  aux  Maisons  Royalles  j 


pendant  les  quatre  derniers  mois  1698  et  1699.... 

78++  1 7* 

Somme  de  ce  chapitre i5o/i*+  8!  8d 

MARBRERIE. 

11  avril  : à François  Deschamps,  marbrier,  pour  le 
sciage  des  tranches  de  marbre  fait  en  1699.  88+1  163  9e1 

2/1  janvier- 21  novembre  : à Hierosme  Derbais,  mar- 
brier, à compte  de  deux  gros  blocs  de  marbre  qu’il  a li- 
vrez pour  les  groupes  de  chevaux  de  Marly  ( 2 p.).  6000++ 
28  février- 18  juillet  : â Dezaigre,  marbrier,  pour  le 
sciage  des  trenches  de  marbre  qu’il  a fait  pour  le  Roy  en 

1699  et  les  six  premiers  mois  1700  (2  p.) 176++ 

là  février  : à Cuvillier,  marbrier,  pour  le  sciage  des 
trenches  de  marbre  qu’il  a fait  pour  le  service  du  Roy 

en  1699 70++  19’  6d 

là  février- 10  juillet  : à Pierre  Lisqui,  marbrier, 
pour  le  sciage  qu’il  a fait  de  plusieurs  trenches  de 
marbre  pour  le  service  du  Roy  pendant  1699  et  ^es  s*x 

premiers  mois  1700  (3p.) 338++  175  5d 

2/1  janvier- 1 8 juillet  : à Tarlay,  marbrier,  pour  le 
sciage  qu’il  a fait  de  plusieurs  trenches  de  marbre  en 

1699  et  1700  (2  p.) . 365++  o5  6d 

ier-  29  aoust  : à luy,  parfait  pavement  de  879++  i8s  7d 
à quoy  montent  deux  cheminées  de  marbre  qu’il  a fait 
dans  l’apartement  de  M'ne  la  duchesse  de  Sforce,  au 
Louvre  (3  p.) 679++  1 8S  7d 

12  septembre- 12  oclohie  : à luy,  à compte  des  ou- 

vrages de  marbrerie  qu’il  fait  au  palais  de  Luxemboifrg 
en  1700  (3  p.) 1 100++ 

5 décembre  : à luy,  pour  deux  tables  de  marbre  de 
serancolin  et  blanc  veiné  qu’il  a fait  pour  le  sallon  de 

Meudon  en  1700 386++ 

là  février  : à luy  et  Dezaigres,  pour  le  sciage  qu’ils 
ont  fait  des  trenches  de  marbre  pour  les  pieds  d’eslaux 

d 'Hercule  et  Flore  en  1699 120++  i33 

28  février- 23  mars  : à eux,  parfait  payement  de 
28/19++ ios  à fluoy  moulent  quatre  cheminées  et  huit 
tables  angulaires  qu’ils  ont  fait  pour  le  château  de  Marly 

(à  p.) 11/1 9++  103 

28  février  : à eux,  pour  le  sciage  des  trenches  de 

marbre  pour  quatre  cheminées  du  salon  de  Marly 

26++  1 2 3 5d 

28  février  : â Ergot  père  et  fils,  pour  le  sciage  de 
plusieurs  trenches  de  marbre  qu’ils  ont  fait.  . . 1 1 5++  5S 
28  février  : à Ménard,  marbrier,  pour  même  travail 

. . 5 1 ++  125  iod 
1 0669++  6S 


Somme  de  ce  chapitre 
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DIVERSES  DÉPENSES. 

iA  mars  : à Varisse,  ramonneur,  pour  les  cheminées 

qu’il  a ramonnées  aux  Maisons  Royalles  en  1 699 

AgN  5S 

10  janvier- 10  octobre  : à Brunault,  inspecteur  à 
Vincennes,  pour  le  soin  qu’il  a eu  d’empècher  les  vaches 
d’entrer  dans  le  bois  et  taillis  du  parc  de  Vincennes  j 
pendant  le  dernier  quartier  1 699  et  les  trois  premiers 

1700  (A  p.) 3oott 

10  janvier  : au  sr  Beaufort,  directeur  des  magasins 
du  Roy  à Paris,  pour  menues  dépenses  et  frais  de 
voyage  qu’il  a fait  pour  le  service  du  Roy  en  1699. . . . 

i683tt  i3“ 

20  juin  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour 
conduire  à Pontcharlrain  un  groupe  de  marbre  repré- 
sentant le  Temps  qui  découvre  la  Vérité,  que  S.  M.  a 

donné  à M.  le  Chancelier A 7 8lt 

10  janvier  : au  sr  Charpentier,  garde  de  la  Prévôté 
de  l’Hôtel , pour  la  dépense  qu’il  a fait,  pour  le  service 

des  Bâtimens  du  Roy  en  1699 5Att  125 

9 A juin  : au  commissaire  des  pauvres  de  la  parroisse 
de  Saint-Roch,  pour  la  taxe  des  pauvres  de  l’hôtel  de 
Vandôme  et  des  maisons  apartenant.es  au  Roy  sur  lad. 

paroisse,  en  1699 78^ 

1 A février  : au  s1'  Boucher,  greffier  des  Bâtimens, 
pour  les  vacations  qu’il  a employées  à toiser  et  vérilïier 
les  ouvrages  faits  pour  le  service  du  Roy  pendant  les  six 

derniers  mois  1699 71  AN 

A Julien  Lory,  liorlogeur,  pour  les  entretiens  qu’il  a 
fait  des  horloges  du  palais  des  Thuilleries,  Gobelins  et 

de  la  Savonnerie  en  1699 67^ 

28  février  : au  sr  de  Marne,  pour  le  papier,  registres 
et  portefeuilles  qu’il  a fourni  pour  le  bureau  des  dessi- 
nateurs à Versailles 96^ 

Aux  sr!  Rivet,  Marquis,  Dorbav,  Laguepiere  et  Se- 
rin, dessinateurs,  pour  les  voyages  qu’ils  ont  faits  pour 

le  service  du  Roy 6ott 

Aud.  Rivet,  pour  les  voyages  qu’il  a fait  pour  idem 

en  1699. i5ott 

A Orsé,  maréchal,  pour  les  racomodages  qu’il  a fait 

à deux  binards  des  magasins  du  Roy 35tt  i6s 

A Jumelle,  épinglier,  pour  le  fil  d’archal  qu’il  a fourni 
dans  les  Maisons  Royalles  pendant  les  six  derniers  mois 

1 699 8tt  1 os  6'1 

A Gallet,  tapissier,  pour  six  chaises  qu’il  a fourni  au 
bureau  des  dessinateurs  de  la  Surintendance  à Versailles 

12  0tt 

28  mars  : au  sr  Couplet,  concierge  de  l’Observatoire, 


pour  les  menues  dépenses  qu’il  a fait  à l’Observatoire 

pour  le  service  du  Roy  en  1699 io3tt  iAs 

2,5  avril- 6 juin  : à Bonnot  ',  voiturier,  pour  les  voi- 
lures qu’il  a fait  pour  le  service  du  Roy  en  1699  (3  p.) 

63Att  iA’ 

26  avril -6  juin  : à Pinard,  pour  les  chaises  et  les 
tapis  qu’il  a fourni  pour  les  bureaux  de  la  Surinten- 
dance en  1699  (2  p.) 9°9ft 

9 may  : à Lejeune,  vuidangeur,  pour  vuidanges  de 

fosses  aux  Maisons  royalles  en  1699 63tt  i55 

2 3 may -7  novembre  : au  sr  Doussot,  expert  des  Bâ- 
timens, pour  ses  vaccations  à toiser  et  vérifier  les  ou- 
vrages fai ts  aux  Maisons  Royalles  pendant  le  dernier 
quartier  169g  elles  trois  premiers  1700  (2  p.)..  5 1 6G 
6 juin  : au  commissaire  des  pauvres  de  la  parroisse 
do  Sainl-Sulpice,  pour  la  taxe  de  Luxembourg  en  1699 

5ort 

6 juin  : à Ballin,  orfèvre,  pour  les  cachets  qu’il  a 
faits  et  livrez  pour  les  bureaux  de  la  Surintendance.  85tt 
A Chevillard,  fontainier,  pour  ouvrages  de  soudure 
aux  fontaines  du  jardin  de  Vincennes,  outre  son  entre- 
tien  A A+1  u5 

A juillet  : à Barrière,  concierge,  pour  avoir  fait 
tendre  à la  Feste-Dieu  devant  le  palais  de  Luxembourg, 
et  autres  menus  frais  pendant  les  six  derniers  mois  1 (199 

et  les  six  premiers  1700 322tt  1 1’ 

26  septembre  : au  sr  de  Vanolles,  trésorier  général 
de  la  Marine,  pour  ce  qu’il  fait  payer  au  Havre  de  Grâce, 
tant  pour  l’entrée  de  la  flûte  le  Chariot,  que  le  Roy  y a 
fait  passer  de  Gennes,  que  pour  parvenir  à la  décharge 
de  deux  gros  blocs  de  marbre  qu’elle  a aportez  pour  le 

service  de  S.  M A8itt  iGs  ia 

16  novembre  : au  capitaine  Soret,  pour  la  voilure  par 
mer,  du  Havre  à Rouen,  d’un  des  deux  blocs  de  marbre 
destinez  pour  les  groupes  de  Marly,  y compris  le  loyer 
du  vaisseau  qu’il  a amené  de  Rouen  à Paris,  les  avaries 

et  le  démâtement  dud.  vaisseau 

Au  capitaine  Bachelet,  pour  l’autre  bloc  idem.  i20itt 
A Bourdonnet,  voiturier  par  eau,  pour  avoir  voituré 
lesd.  deux  blocs  de  Rouen  à Paris,  y compris  les  frais 
de  retour  desd.  deux  vaisseaux  de  Paris  à Rouen  et  le 


soin  qu’il  a eu  des  équipages 3o3o11 

Somme  de  ce  chapitre 12627^  8S  7d 


OUVRIERS  À LA  JOURNÉE. 

10  janvier- 5 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  au  grand  autel  de  l’église 

1 Ou  Bonneau. 
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Notre-Dame,  depuis  ie  i4  décembre  1G99  jusqu’au 

27  novembre  1700  (2 4 p.) i58i2**  43  8'1 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  des  marbres  de- 
puis le  3o  novembre  1699  jusqu’au  20  novembre  1700 

(a4  p.) 3795*+  2* 

24  janvier- 28  mars  : aux  srs  Hanicle  et  Mero,  dessi- 
nateurs, pour  les  journées  qu’ils  ont  esté  employés,  à 
raison  de  5o  sols,  y compris  20**  1 83  pour  crayons  et 

couleurs  (3  p.) 79 1 ^ 1 8S 

24  janvier- 1 4 février  : à Tardieu  et  Audran , gra- 
veurs, employés  à graver  le  plan  général  de  Marly  en 
décembre  1699  et  janvier  1700  (2  p.) 442**  103 

14  mars- 11  avril  : aux  s"  Laguepiere  et  Dorbay, 

pour  avoir  dessiné  chacun  5g  jours,  à 5o  sols  par  jour 
(2  p.) 45o+* 

9 may-Qi  novembre  : aux  srs  Dorbay  et  Aubert,  pour 
avoir  dessiné  à Marly,  à 5o  sols  pour  chacun  (7  p.).  . . 
1070*1 

21  novembre -5  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé au  jardin  des  Thuilleries  (2p.) 1 5 a 2 tt  i53 

5 décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à couvrir  les 

nuditez  des  tapisseries  des  Gobelins 5o** 

Somme  de  ce  chapitre  ....  23g34**  g3  8d 

GOBELINS  ET  LA  SAVONNERIE. 

10  janvier- 5 décembre  : à Mathieux,  inspecteur  aux 

Gobelins,  pour  les  menues  dépenses  qu’il  a fait  à lad. 
manufacture  en  1699  et  1700  (4  p.) 636**  23 

28  may-5  décembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 
pendant  les  trois  premiers  quartiers  1700  (3  p.).  90011 
10  janvier-g  may  : à Tellier,  lapidaire,  travaillant 
aux  Gobelins,  pour  les  journées  qu’il  a employées  à tra- 
vailler pour  le  Roy,  à 25  sols  par  jour  (5  p.) . 

1 43**  2S  6d 

28  mars  : à Gluk,  pour  les  étoffes  qu’il  a teintes,  par 

ordre  du  Roy,  pour  Mme  de  Maintenon  , en  1699 

3o8**  io! 

23  may-5  décembre  : à Jans,  sur  la  tapisserie  en 
haute  lisse  des  tentures  de  Raphaël,  Jules  Romain,  In- 
dienne et  Gallerie  de  Saint-Cloud , pendant  les  trois  pre- 
miers quartiers  1700  (3  p.) i35oo** 

28  mars- 5 décembre  : au  sr  Lefebvre  le  fils,  sur  la  • 
tenture  de  la  tapisserie  en  basse  lisse  qu’il  fait  pour  la  ; 

Chancellerie  ( i3  p.) 6000*+ 

2.3  may-5  décembre  : auxd.  Lefebvre  père  et  fils,  à 
compte  de  leurs  ouvrages  pendant  les  trois  premiers 
quartiers  1700  (3  p.) io5oo** 

15  aoust;  à eux,  pour  l’ouvrage  qu’ils  ont  fait,  pen- 


dant 1699,  sur  une  pièce  de  tapisserie  représentant 
Flore,  au  sujet  des  nuditez  qui  ont  esté  recouvertes..  . . 

599tt  7S  Dd 

23  may  - 4 décembre  : à de  la  Croix  père,  sur  la  basse 
lisse  des  portières  de  Mars  et  du  Char,  pendant  les  Irois 

premiers  quartiers  1700  (3  p.) 45oo** 

A de  la  Croix  fils,  sur  les  mêmes  portières  et  les 
arabesques  du  Printemps,  pendant  led.  temps  (3  p.).  . . 

262.0** 

A Soüette,  pour  les  ouvrages  de  tapisserie  qu’il  fait 
aux  portières  de  la  Renommée  et  du  Char,  pendant  le 

même  temps  (3p.) 2625** 

A La  Fraye,  sur  idem  et  celles  du  Printemps,  pen- 
dant le  même  temps  (3  p.) 262b** 

Au  sr  Commises,  marchand,  pour  l’or  filé  qu’il  a 
fourni  pour  faire  lesd.  ouvrages  de  tapisserie  pendant 
lesd.  trois  premiers  quartiers  (3  p.).  . . . 1293**  123  gd 
A Pierre  Michel,  pour  les  laines  blanches  d’Angleterre 
et  la  laine  en  chaine  qu’il  a fourni  pour  lesd.  ouvrages, 

idem  (3p.) 3497**  2<l 

Au  sr  Merielle,  pour  soyes  blanches  qu’il  a fourni 

pour  lesd.  ouvrages,  idem  (3p.) 3oi8**  i5s 

A sr  de  Mouchy,  pour  les  laines  qu’il  a dégraissées  et 

blanchies  pendant  le  même  temps  (3p.) 91**  1C3 

23  mav-5  décembre  : au  sr  Cozette,  concierge,  pour 
ses  apointemens  du  dernier  quartier  1699  et  des  deux 

premiers  1700  (3p.) i35o** 

A luy,  pour  son  remboursement  de  menues  dépenses 
faites  aux  Gobelins  pendant  le  dernier,  quartier  1699  et 

le  premier  1700  (2  p.) 35o**  113 

A luy,  pour  le  remboursement  des  dépenses  faites 
pendant  le  deuxième  quartier  et  d’une  année  écheue  au 
ter  juillet  dernier  de  quatre  nprenlifs  du  Roy,  à raison 

de  ioo**  par  an  pour  chacun..  487**  163 

Au  sr  Mathurin  Nivard,  chapelain,  pour  ses  apoinle- 
mens  pendant  le  dernier  quartier  1699  et  les  deux  pre- 
miers 1700  (3  p.) 375** 

A Vvart,  peintre,  pour  ses  apointemens  pendant  le 

même  temps  (3  p.) 112b** 

A luy,  pour  remboursement  de  menues  dépenses  qu’il 

a fait  pendant  led.  temps  (3  p.) 174**  13  6d 

A Nivelon,  dessinateur,  pour  ses  apointemens  pendant 

le  même  temps  (3p.) 825** 

23  may  : à Kerciiove,  teinturier,  pour  ses  apoinle- 

mens  du  dernier  quartier  1699 375+* 

A luy,  pour  l’homme  qui  luy  a aydé  à teindre  les 

soyes  et  laines  pendant  led.  quartier 1 5o ** 

A luy,  pour  menues  dépenses  faites  idem.  ...  4 1 **  6’ 
a3  may-5  décembre  : à luy,  pour  la  teinture  qu’il  a 
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fait  des  étoffes,  soyes  et  laines  pendant  les  trois  premiers 

quartiers  1700  (3  p.) i543H8s9d 

2 3 mav-5  décembre  : au  sr  Lunague,  chirurgien, 
pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1699  des  I 

deux  premiers  1 700  (3  p.) 3oott  j 

A Gallyot,  jardinier,  pour  idem  (3  p.) 3oott  J 

A Saint-Léger,  portier,  pour  idem  (3p.)....  9 2 5tt  ! 
31  novembre  : aux  rentrayeurs  qui  ont  esté  employez  j 
à rentraire  les  morceaux  de  tapisserie  qui  ont  servy  à i 
couvrir  les  nuditez  des  tapisseries  de  haute  lisse  des  Go-  ! 

belins,  en  septembre  et  octobre  1700 75?.^  ios  j 

5 décembre  : au  sr  Andry,  pour  l’or  filé  qu’il  a fourni 

pendant  le  troisième  quartier  1700 44ott 

Somme  de  ce  chapitre 61678(1  3s2d 

JARDIN  ROYAL  DES  PLANTES. 

1&-28  février:  à Boulduc,  apoticaire,  pour  le  cours 
de  chimie  qu’il  a enseigné  au  laboratoire  du  Jardin 

royal  des  plantes  pendant  1699  (2p.) 982N  165  | 

23  may  : à luy,  par  gratification , en  considération  du 

cours  de  chimie  qu’il  a fait  en  1699 5oott 

28  février  : à Pierre  Saintar,  pour  le  fumier,  ter- 
reau et  ouvriers  de  journées  qu’il  a fourni  pour  led. 

Jardin  royal  en  1699 53oN 

i4  mars  : à M.  Fagon,  premier  médecin  du  Roy,  sur- 
intendant  du  Jardin  royal,  pour  son  remboursement  des 

dépenses  qu’il  a fait  pour  led.  jardin  en  1699 

1078^  6S  6d 

2i  novembre -3o  décembre  : à luy,  pour  ses  apointe- 

mens  de  l’année  1700  (2  p.) 6ooott 

3o  décembre  : à luy,  i5oott  comme  démonstrateur  et 
1 2 oott  comme  sous -démonstrateur  des  plantes  pendant 

1700  (3  p.) 2700^ 

25  avril  : à Jean  Brémen,  jardinier  dud.  jardin,  pour 
l’entretien  et  culture  du  petit  jardin  des  plantes  rares  et 
pour  avoir  balayé  l’amphithéâtre  pendant  les  démonstra- 
tions et  au  bas  de  la  terrasse  dans  la  rue  le  jour  de  la 
Feste-Dieu,  pendant  les  années  1698  et  1699  . . 200** 
a3  may -3  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  dud.  jar- 
din pendant  les  six  premiers  mois  1700  (2  p.).  îeôoN 
a3  may -3  octobre  : à Piiilrert  Chaillou,  portier 
dud.  jardin,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps 

(2  p.) 2 2 3 tt 

A Louis  Esmery,  aprenlif  jardinier,  pour  sa  pension 

pendant  le  même  temps  (2  p.) îoo't 

12  septembre  : à Roland  Loiseau,  dit  Montigny,  et 
Pierre  Molinier,  soldats  invalides,  pour  soixante-seize 

comptes  des  bâtiments.  — • IV. 


journées  qu’ils  ont  esté  employez  à la  garde  des  démons- 
trations du  Jardin  royal  des  plantes,  à 20’  par  jour  . 76^ 
21  novembre:  à Beaupré,  garçon  du  laboratoire  dud. 
Jardin  royal,  pour  ses  apointemens  pendant  1700.  200tt 

A Boudin,  autre,  pour  idem 200** 

Somme  de  ce  chapitre i4og2tt  9S  6d 

MÉDAILLES. 

1"  aoust-7  novembre  : au  sr  de  Launay,  orfèvre, 
parfait  payement  de  8117(1  2s7d  à quoy  montent  qua- 
torze médailles  d’or,  pesaut  ensemble  i4  marcs  7 gros 
12  grains,  à raison  de  65H  l’once,  et  vingt-quatre  mé- 
dailles d’argent,  pesant  ensemble  i5  marcs  4 onces 
6 gros,  à raison  de  5ott  le  marc,  qu’il  a fourni  pour 
le  service  du  Roy  en  1699,  représentant  le  Vœu  et 

Y Autel  de  Notre-Dame  (2p.) 21  17^  3s7d 

28  mars  : à Roussel,  graveur,  par  gratification,  pour 
les  4ott  par  marc  des  jetions  d’argent  qu’il  a frappez 
pour  les  Bâtimens  pour  1700,  dont  il  a fait  le  poinçon 


et  le  carré 254** 

Somme  de  ce  chapitre 237iH  2S  7“* 


ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  PARIS. 

10  janvier- i5  aoust  : au  sr  Fossier  l’aîné,  portier 
des  Antiques  et  de  l’Académie  de  peinture  et  sculpture 
établie  au  Louvre,  pour  ses  apointemens  des  six  der- 
niers mois  1699  et  des  six  premiers  1700  (2p.).  45ott 

10  janvier- 24  octobre  : aux  s"  de  Cotte,  architecte 

ordinaire,  Bullet,  de  l’Isle,  Gabriel,  Lambert,  Gobert, 
Le  Maistre,  de  la  IJire  et  Félibien,  autres  architectes, 
pour  leurs  assistances  aux  Conférences  de  l’Académie 
d’architecture  de  Paris  pendant  le  dernier  quartier  1699 
et  les  trois  premiers  1700  (4  p.) 5i2Ôtt 

20  janvier  : à Dulin,  élève  peintre,  i32*t  pour  sa 
subsistance  pendant  les  six  derniers  mois  1699,  et  noH 
pour  luy  donner  moyen  d’aller  étudier  à l’Académie 
royalle  de  Rome 2 42tt 

i4  février- 24  octobre  : au  sr  Blanchard,  trésorier 
de  l’Académie  de  peinture  et  sculpture,  pour  l’entretien 
d’icelle  pendant  le  dernier  quartier  1 699  et  les  trois 
premiers  1700  (4  p.) 4ooott 

28  mars- 7 novembre  : aux  s"  Cazes  et  Defer, 
élèves  peintres  et  sculpteurs,  pour  leur  subsistance  et 
entretien  pendant  les  six  derniers  mois  1(199  Ies  s‘x 
premiers  1700,  à 20tt  par  mois  pour  chacun  (2  p.)... 
5o4» 

1 1 avril  : au  sr  Crosnier,  pour  une  grille  polie,  pin- 

4o 


imprimerie  nationale. 
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seltc  brisée,  une  tenaille,  une  pelle  et  deux  paires  de 
flambeaux  dorés  qu’il  a fourni  pour  l’Académie  d’archi- 
tecture en  1699  et  1700 5gtt 

99  aoust  : à Pierre  Jacques,  pour  la  dépense  qu’il  a 
faite  pour  l’Académie  royalle  d’architecture  pendant  l’an- 
née dernière  1699  et  les  trois  premiers  mois  1700 
i58tt  i4s  6d 

12  septembre  : aux  srs  Dezormeaux  et  les  deux  Natier 
fils,  élèves  de  l’Académie  de  peinture  et  sculpture,  pour 
leur  subsistance  pendant  les  six  premiers  mois  de  la 
présente  année,  à raison  de  22tt  par  mois  pour  chacun. 
396« 

5 décembre  : au  sr  de  Launay,  pour  six  médailles  d’ar- 

gent qu’il  a fourni  pour  estre  distribuées  aux  étudians 
de  l’Académie  pendant  les  trois  derniers  mois  1699  et 
trois  premiers  1700 1 3o++ 

Somme  de  ce  chapitre. ...  11  o65tt  1 4S  6d 

ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  ROME, 
t 

91  avril  : à M.  Dumoulin  et  Compagnie,  ayant 
l’ordre  des  srs  Presle  et  Ray,  correspondons  du  sr  Gosset, 
banquier  à Rome,  3êoott  pour  remboursement  de  la 
somme  payée  au  sr  Houasse,  pour  employer  aux  dépenses 
de  l’Académie  royalle  d’architecture,  peinture  et  sculp- 
ture , qui  y est  entretenue  par  ordre  et  pour  le  service 
de  S.  M.,  et  6ooH  cpie  led.  sr  Gosset  a retenues  pour 
le  change  et  frais  de  commission Ziooott 

6 juillet  : au  sr  Gaultier,  correspondant  dud.  sr  Gos- 

set, Ai66tt  ios  id,  remboursement  de  la  somme  payée 
aud.  sr  Houasse,  et  833H  9*  1 id  pour  change  et  frais  de 
commission 5ooott 

t 9 septembre  : au  s1'  Blondel  , trésorier  général  des 
Ràtimens,  sçavoir  : 5ooott  qu’il  a fait  remettre  à Rome 
en  une  lettre  de  change  payable  aud.  sr  Houasse  pour 
employer  aux  dépenses  de  lad.  Académie,  tirée  sur  le 
sr  Bonhomme,  et  ii95tt  pour  le  change  et  frais  de  com- 


mission, à raison  de  92  1/2  pour  cent 6i25tt 

Somme  de  ce  chapitre i5i25tt 


LOYERS  DE  MAISONS. 

3 janvier  : à Jean  de  Roche,  garçon  fontainier,  pour 
le  loyer  de  la  chambre  qu’il  a occupée  dans  le  village  de 

Marly  en  1699 Aott 

A Louis  Baccary,  dit  Dilligent,  soldat  invalide  à 
Marly,  pour  idem 4ott 


A Martin  Litaud,  inspecteur  à Marly,  pour  les  six 

derniers  mois  1699 i 9ott 

A Claude  Langlois,  dit  L’Espérance,  soldat  invalide 

employé  à Marly,  pour  idem 2 0tl 

10  janvier  : à Philippe  Fauveau,  pour  le  loyer  pen- 
dant une  année  d’une  maison  à luy  apartenante,  proche 
l’écluse  de  Maintenon,  cy-devant  occupée  par  Legrain, 

éclusier 2Ôtt 

A Julien  Chevillard,  fontainier  à Meudon,  pour  le 
loyer  du  logement  qu’il  a occupé  à Meudon  en  1699  . . 

1 20tt 

A Jean  Fiat,  garçon  fontainier  à Meudon,  pour  idem 

4ott 

A Hautecampagne,  autre  garçon,  pour  idem.  . . . 

A Muzart,  autre  garçon,  pour  idem êott 

17  janvier- 1 5 aoust  : au  sr  de  Poutrincourt,  pour 
une  année  des  loyers  de  sa  maison,  écurie  et  manège, 
occupez  par  les  officiers  de  la  grande  écurie  du  Roy 

(2  p.) 6ioott 

17  janvier- 6 juin  : aux  héritiers  de  la  dame  Cornuel, 
pour  le  loyer  de  neuf  maisons  qui  leur  apartiennent, 
sçizes  à la  Halle  Barbier,  occupées  par  les  Mousque- 
taires pendant  l’année  dernière  1699  (2p.)...  1620^ 
Au  sr  Chevalier  Houel,  pour  le  loyer  de  deux  mai- 
sons, sçizes  et  occupées  de  même  pendant  1 699 . 36oH 

Aux  héritiers  de  la  veuve  Massonnet,  pour  le  loyer 


de  deux  maisons,  sçizes  et  occupées  de  même.  . . 36o++ 
A la  veuve  Roger,  pour  le  loyer  de  deux  maisons, 

sçizes  et  occupées  de  même 36ott 

Aux  héritiers  de  la  dame  Dastric,  pour  le  loyer  de 

deux  maisons,  sçizes  et  occupées  de  même 5ooH 

Aux  héritiers  de  la  veuve  Perrier  , pour  le  loyer  de 
deux  maisons,  sçizes  et  occupées  de  même 5ooN 


A Antoine  Lescuier,  dessinateur,  pour  le  loyer  du  lo- 
gement qu’il  a occupé  dans  le  village  de  Marly  en  1699 

ioott 

A Liennard  Mimpon,  dit  La  Roche,  garçon  fontainier 
à Marly,  pour  le  loyer  de  la  chambre  qu’il  a occupée  à 

Marly 

A Joseph  Loyseleur,  autre,  pour  idem êoh 

A la  veuve  Bellikr,  jardinier  du  parterre  en  gazon 
de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  le  loyer  de  la  maison 

qu’elle  a occupée  aud.  Saint- Germain i5ott 

A Louis  Garnier,  jardinier  des  hauts  du  petit  parc  de 

Marly,  idem i5oN 

17  janvier  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier  de  l’oran- 
gerie de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  idem  ....  i5ott 
A François  Coustillé,  jardinier  du  pavillon  du  Val, 
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pour  le  loyer  de  la  maison  qu’il  a occupée  à Carrières- 

sous-bois  pendant  1699 aoott 

Aux  s”  Bourgault  et  Matis,  arpenteurs,  pour  le  loyer 
de  la  maison  qu’ils  ont  occupée  à Versailles  en  1699..  . 

aAott 

2 4 janvier  : à Louis  Bailly  et  Dominique  Deschamps, 
pour  une  année  du  loyer  de  7 arpens  61  perches  de 
terre  que  le  Roy  a fait  planter  en  pépinière,  proche  la 

porte  Saint-Antoine  à Versailles,  à i8H  l’arpent 

i37tt3’2d 

1 1 avril  : à Pierre  Varocquier,  pour  le  loyer  du  ma- 

gasin qui  sert  à serrer  le  reste  des  planches  neuves  pour’ 
les  réparations  des  ponts  de  bois  de  la  forest  de  Com- 
piègne , pour  1 699  et  le  premier  quartier  1700.  1 8^  1 5S 
6 juin -5  décembre  : à la  veuve  du  s1  Putheaux,  pour 
une  année  du  loyer  de  la  maison  qu’elle  loue  à Meudon, 
occupée  par  les  employés  aux  Bâtimens  (2  p.).  . 5oott 

ier  aoust  : à Jean  Holard,  laboureur  à Trappes,  pour 
une  demi-année  du  loyer  de  la  maison  occupée  par  le 

sr  Parisot n5tt 

12  septembre  : au  sr  Luchet,  employé  dans  les  Bâti- 
mens, par  gratification  pour  son  logement  en  1699..  . . 

ioott 

28  novembre  : à Paul  Baudouin,  pour  le  loyer  pen- 
dant 1699  et  1700  de  84  perches  de  pré  occupées  par 
les  pierres  d’échantillon  et  par  les  recoupes  que  l’on  voi- 
ture de  Carrière-sous-bois  à Marly 00^8“ 

5 décembre  : à Jean  Martin,  garde  des  étangs  et  ri- 
golles  de  la  plaine  du  Perray,  pour  une  année  de  son 

logement 4ott 

12  décembre  : à Charles  Dutillet,  pour  une  année 
du  loyer  de  sa  maison  sçize  à Saint-Germain,  occupée 
par  M.  Chéridon,  officier  du  roy  d’Angleterre,  qui  étoit 


logé  où  est  le  sr  de  Rusé,  contrôleur i8ott 

Somme  de  ce  chapitre i2396t16s2d 


MONCEAUX. 

2 4 janvier- 1"  aoust:  à Simon  Béga,  couvreur,  pour 
l’entretien  des  couvertures  du  château  de  Monceaux 
pendant  les  six  derniers  mois  1 699  et  les  six  premiers 

1700  (2p.) 35ott 

A Nicolas  Gavelle,  serrurier,  pour  l’entretien  des 
ferrures  dud.  château  pendant  le  même  temps  (2  p.)..  . 

. 1 2 0tt 

20  juin  : à Henry  Dudin,  maçon,  parfait  payement 
de  722tti  25  6d  pour  ouvrages  de  maçonnerie  faits  en 

la  dépendance  du  château  de  Monceaux  en  1699 

•..y/ 522tt  1 2 ’ 1 Od 


A Martin  Foret,  charpentier,  pour  ouvrages  de  char- 
penterie faits  aud.  château  en  1699 5itt  12' 

A Jean  Legendre,  menuisier,  pour  ouvrages  de  me- 
nuiserie faits  idem 2 2tt  9’ 

A Pierre  Duchesne,  jardinier,  pour  ouvrages  faits  en 

iG99 8tt 

A Laurent  Guillard,  paveur,  pour  ouvrages  de  pavé 

38«  io’ 

A Champagne,  vitrier,  pour  ouvrages  de  vitrerie.  45tt 
Somme  de  ce  chapitre 11 58ti  3S  1 od 

JARDIN  DU  ROY  A TOULON. 

17  octobre  : à Guillaume  Le  Roy,  maître  jardinier  à 
Toulon,  pour  ce  qu’il  a payé  pour  les  réparations  des 
bâtimens  et  dud.  jardin  en  1699  l700 53tt 

FONDS  LIBELLEZ. 

3 janvier  : à M.  l’archevesque  de  Rouen,  pour  une 
année,  echeüe  le  3o  décembre  1699,  du  loyer  de  deux 
maisons  sçizes  rue  Vivien,  à Paris,  à luy  apartenantes, 

occupées  par  la  bibliothèque  de  S.  M oooo11 

Au  s1'  Deville,  sçavoir  : 6000^  par  gratification,  en 
considération  du  soin  qu’il  a pris  de  la  Machine  de  la 
rivière  de  Seyne  pendant  1699,  et  ôooott  de  pension 
extraordinaire  que  S.  M.  luy  a accordée  pendant  lad. 

année 12000H 

Au  sr  Le  Nostre,  par  gratification,  en  considération 
du  service  qu’il  a rendu  dans  les  Bâtimens  pendant 

1699 3ooott 

A Jean  Massagati  et  Palmarin  Palmarini,  anciens  gon- 
dolliers  vénitiens,  par  gratification,  en  considération  des 
services  qu’ils  ont  rendu  sur  le  Canal  de  Versailles  pen- 
dant 1699 8oott 

Au  sr  Soulaigre  , concierge  du  château  vieux  de  Saint- 
Germain-en-Laye,  pour  son  remboursement  des  dépenses 
qu’il  a fait  pour  faire  nettoyer  les  aparlemens  et  cours 

dud.  château  pendant  1699 4oott 

Au  sr  curé  de  Marly,  684 ^ 5!,  sçavoir:  210^  pour  la 
nonjouissance,  pendant  l’année  1699,  de  soixante-quinze 
arpens  de  pré  compris  dans  le  fonds  de  Marly,  et  5S 
pour  la  nonjouissance,  pendant  lad.  année,  de  la  dixme 
des  terres  labourables  de  lad.  cure  que  le  Roy  a fait 
planter  en  bois,  compris  la  dixme  du  troupeau  du  Trou- 

d’Enfer. . 684tt5s 

10  janvier  : au  sr  Morlet,  2000N  qui  luy  ont  esté 
accordez  par  S.  M.  par  gratification,  en  considération  du 
soin  qu’il  a pris  des  plants  d’arbres  des  jardins  et  ave- 

4 0 . 
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nues  des  Maisons  Royalles  pendant  l’année  dernière 

1699 aooott 

Au  sr  Ballon  fils,  par  gratification,  pour  l’année  der-  | 
nière  1699,  en  considération  des  services  que  feu  son  I 
père  a rendus  dans  les  jardins  et  avenues  des  Maisons  I 

Royalles ioooH  i 

A la  veuve  du  sr  Jourdan,  cv-devant  inspecteur  dans  j 
les  bâtimens  et  jardins  du  château  de  Versailles,  pour  j 
la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée  pendant  l’année  j 
dernière  1699,  en  considération  des  services  que  led. 

deffunt  a rendus  en  lad.  qualité 3ooH 

A la  veuve  d’OLiviER  Fleurant,  cy-devant  jardinier 
de  Trianon,  par  gratification , en  considération  de  ce  que 
Antoine  Trumel,  qui  avoit  une  pension  de  i5oott,  qui 

est  mort,  la  nourrissoit  avec  ses  enfans 3oott 

Au  sr  Prieur,  curé  de  Croissy-la-Garenne,  prez  Saint- 
Germain-en-Laye,  pour  son  indemnité,  pendant  l’année 
1699,  de  la  nonjouissance  des  dixmes  sur  les  terres  ac- 
quises au  nom  de  S.  M.  dans  lad.  parroisse. ...  37 
Au  nommé  Chatillon,  jardinier  de  l’orangerie  du 
château  de  Fontainebleau,  par  gratification,  en  consi- 
dération du  soin  qu’il  a eu  des  orangers  de  S.  M.  pen- 
dant 1699 âoott 

Aux  enfans  de  feu  de  la  Rabellerie,  tant  par  grati- 
fication que  pour  aucunement  les  dédommager  de  ce 
que  le  clos  qu’ils  avoient  à Marly,  et  qui  leur  a esté 
pris  pour  l’augmentation  des  travaux  que  le  Roy  y a 
fait  faire,  n’a  esté  estimé  que  i3iott  quoy  qu’il  fût 

loué  1 2oH 3oott 

1 7 janvier  : au  sr  Arnoul,  pour  son  payement  des  oy- 
seaux  et  animaux  de  Levant  qu’il  a livrez  à la  Ménagerie, 
de  l’envoy  du  sr  Mosnier,  d’Aix  en  Provence..  . i284tt 
18  janvier:  aux  principal,  procureur  et  boursiers  du 
collège  de  Cambray,  pour  le  dédommagement,  pendant 
l’année  dernière  1699,  de  leurs  bâtimens  qui  ont  esté 
démolis  par  ordre  de  S.  M.  pour  la  construction  du 

Collège  de  France 1 i8ott 

A Nicolas  Angrou,  dit  Poulet,  ancien  fontainier  de 
Choisy,  200h  que  le  Roy  luy  a accordez  par  gratification 

pendant  l’année  dernière  1699 200tt 

21  juin  : aux  officiers  de  Fontainebleau,  cy -après 
nommez,  par  gratification,  en  considération  du  bon  état 
de  leurs  entretiens  pendant  1699,  sçavoir  : 

A Debray,  ayant  l’entretien  de  la  moitié  du  grand 


parterre.  3ooH 

A Gaspard  Quinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre 

moitié 3oott 

A Yarin,  ayant  celui  des  arbres  fruitiers 200tt 


A luy,  en  considération  de  l’augmentation  de  son  en- 


tretien  120tt 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  celui  du  jardin  de 

l’Etang i5ott 

A Nivelon,  ayant  celuy  du  jardin  du  Mail  . . . 10011 

A Voltigeant,  ayant  celui  des  bateaux 1 5ott 

A Cousturier,  ayant  celui  des  fontaines 2oott 

A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albret.  1 5ott 
A Thierry,  concierge  de  la  Ménagerie 6ott 


A Dervaux,  idem,  de  la  cour  du  Cheval  blanc.  îoo** 

A Toulet,  idem,  de  la  Surintendance  des  finances. . . 
200tt 

A la  veuve  La  Salle,  idem,  de  la  Surintendance  des 
Bâtimens 200^ 

A Louis  Desbouts,  ayant  l’entretien  de  la  plus  grande 
partie  du  parc ôooH 

A Pion,  ayant  la  nourriture  des  cignes  et  des  carpes 

du  canal  et  des  étangs ioott 

Somme  de  ce  chapitre 2780** 

h juillet  : aux  prestres  de  la  Mission,  établis  à Fontai- 
nebleau, pour  leur  subsistance  et  entretennement  pen- 
dant les  six  premiers  mois  1700 3oooH 

11  juillet  : au  sr  Marigner,  par  gratification  ordi- 

naire, en  considération  du  travail  extraordinaire  qu’il  a 
fait  pour  la  vériffication  et  le  payement  des  vieilles 
debtes  des  bâtimens  des  Maisons  Royalles 3ooott 

A Antoine  Loiselet,  paralilique,  par  gratification 

ordinaire,  en  considération  de  ce  qu'il  a accordé  le  ca- 
rillon de  la  Samaritaine  et  les  cloches  de  la  parroisse  de 
Versailles 000" 

2 h juillet  : aux  sieurs  Aubert,  Laporte  et  Siane, 
charpentiers,  2081^  1 5S  pour  les  causes  mentionnées  au 
folio  1Ô6  verso  du  registre  de  1696,  pour  mémoire. 

2 1 novembre  : aux  héritiers  du  feu  sr  Petit,  cy-de- 
vant contrôleur  à Fontainebleau,  pour  la  pension  qui 
luy  a esté  accordée  par  S.  M.  pendant  dix  mois  neuf 
jours  écheus  le  9 aoust  1699,  à raison  de  i5oott  par 
an 1287^ 

12  décembre  : à la  veuve  d’OuviER  Fleurant,  cv-de- 

vant  jardinier  à Trianon,  3oott  qui  luy  ont  esté  ac- 
cordez par  S.  M.  par  gratification  pendant  l’année  cou- 
rante, en  considération  de  ce  que  Antoine  Trumel,  qui 
avoit  une  pension  de  i5oott,  qui  est  mort,  la  nourrissoit 
avec  ses  enfants 3oott 

28  novembre  : à la  veuve  du  feu  sr  Manessier,  tré- 
sorier général  des  Bâtimens,  pour  la  pension  qui  luy  a 
esté  accordée  par  S.  M. , et  à ses  filles , pendant  la  pré- 
sente année 6oott 
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6 décembre  : à divers  particuliers,  pour  leur  dédom- 
magement et  nonjouissances  des  terres,  châteignerayes, 
friches  et  autres  héritages  occupez  par  le  camp  du  régi- 
ment du  Roy,  parroisse  de  Lucienne,  pendant  la  pré- 
sente année t)3^9‘ 

A Dominico  Cucci,  ébéniste  et  fondeur,  pour  la  pen- 
sion que  le  Roy  luy  a accordée  pendant  la  présente  an- 
née 1 700 3ooN 

20  décembre:  au  sr  Desgodets,  architecte  des  bâti- 
mens,  pour  le  payement  de  ses  apointemens  en  ladite 

qualité  pendant  la  présente  année  1700 2000^ 

Au  sr  Railly,  peintre,  ayant  la  garde  des  tableaux  du 
Roy,  pour  ses  apointemens  en  ladite  qualité  pendant 

idem * iSoott 

Aux  prestres  de  la  Mission  de  Fontainebleau,  pour 
leur  subsistance  et  enlretennement  pendant  les  six  der- 
niers mois  de  la  présente  année 3oooH 

Somme  de  ce  chapitre 6827^  1 4! 

REMROURSEMENS  D’HÉRITAGES 

PAYÉS  DU  FONDS  PROVENANT  DE  LA  VENTE  DES  MARBRES  DU  ROY. 

26  avril  : à divers  particuliers,  pour  leur  rembourse- 
ment tant  du  prix  principal  que  nonjouissance  et  dé- 
dommagement des  terres,  prez,  vignes,  bois  et  autres  hé- 
ritlages  à eux  apartenans,  occupez  par  le  grand  aqueduc 
de  Maintenon,  par  les  fouilles  faites  pour  avoir  des 
matéraux  pour  la  construction  d’iceluv,  par  l’aqueduc  de 
terre  et  par  les  fouilles  faites  pour  avoir  des  terres  pour 
sa  construction,  par  les  briqueteurs  et  les  fouilles  qu’ils 
ont  fait  pour  avoir  des  bonnes  terres  pour  faire  leurs 
briques,  et  par  les  campemens  des  troupes  qui  ont 
travaillé  auxd.  travaux  dans  la  plaine  de  Grogneuil  et 
de  Chartainvilliers,  depuis  le  commencement  de  l’année 

1686  jusques  et  compris  1690 6i548tt  17’  iod 

A d’autres,  pour  leur  remboursement  des  terres, 
prez,  bois,  maisons  et  autres  hérittages  à eux  aparte- 
nans,  occupez  tant  par  l’aqueduc  de  terre  que  par  les 
fouilles  et  lies  campements  des  troupes,  depuis  la  croix 
des  Qualre-Vcnts  jusqu’à  la  route  du  fond  de  Rer- 
chère,  passant  par  le  village  de  Theleville.  76^3^1  7’  6d 
A d’autres,  pour  remboursemens,  idem,  occupez  par 
le  camp  d’Alsace,  au-dessous  de  La  Rue,  par  les  camps 
des  régimens  de  Vaubecourt  et  du  Lionnois,  dans  les 
chantiers  du  Cohé,  La  Rue  et  Guignonville,  par  le  grand 
aqueduc  royal  de  Maintenon  au  chantier  des  Malimons, 
par  les  briqueticrs  de  Maingourmois  et  les  fouilles  qui 
ont  esté  faites  pour  avoir  des  terres  pour  faire  des 
briques,  ensemble  les  maisons  abattues  dans  le  village 
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de  Maingourmois  par  l’innondation  des  eaux  de  la 
rivière  d’Eure  et  les  prez  dudit  Maingourmois  ga- 
zon nez 11670^  1 5 6d 

A d’autres  particuliers,  pour  leur  remboursement 
des  terres,  prez,  vignes,  chenevières  et  autres  héritages 
à eux  apartenans,  sçituez  au  village  de  Changé, prez  Main- 
tenon, qui  ont  esté  occupez  par  les  campemens  des 
dragons  de  la  Reyne  depuis  1686  jusqu’en  1690,  par 
les  briqueteurs  et  les  fourneaux  laits  pour  la  construc- 
tion de  la  brique  sur  led.  terroir  de  Changé,  par  une 
rigolle  faite  pour  tirer  les  eaux  du  marais  de  la  Voise  et 
les  conduire  dans  la  rivière  de  Maintenon,  par  les  jardins 
potagers  qui  ont  esté  faits  par  ordre  du  Roy  sur  la  par- 
roisse de  Pierre,  pour  fournir  des  légumes  aux  troupes, 
et  par  les  carrières  faites  pour  fouiller  des  pierres  dans 

la  vallée  de  Rois  Richoux 338ott 

A d’autres  particuliers,  pour  leur  remboursement  des 
terres,  prez,  vignes  et  autres  hérittages  à eux  apartenans, 
occupez  par  le  camp  des  bombardiers  et  canonniers  dans 
le  chantier  de  l’Orme  Hallain , pendant  trois  années,  et 
ce,  pour  la  nonjouissance  seulement ....  i2g5tt  17"  3d 
A d’autres  particuliers,  pour  leur  remboursement  des 
terres,  prez,  vignes, bois  et  autres  hérittages  à eux  apar- 
tenans, occupez  par  la  rivière  de  Jouy,  lad.  rivière  faite 
en  1686  pour  conduire  les  eaux  de  la  rivière  d’Eure 
dans  le  canal  de  Gallardon,  afin  d’estre  en  estât  d’avoir 
assez  d’eau  pour  porter  les  batteaux  qui  conduisoient  les 
maléreaux  destinez  pour  la  construction  dud.  grand 


aqueduc  roial  de  Maintenon GggAtt  iAs  ad 

Somme  de  ce  chapitre 92333^8*  3d 
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ARBUSTES  ET  FLEURS. 

10  janvier  : à Germain  Chedeville,  pour  les  arbres 
fruitiers  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  des  Maisons 
Royalles  pendant  l’année  dernière  et  la  présente.  1 2 3tt  4 5 
i5  aoust-5  décembre  : à Vernier,  pour  les  oignons 
de  jonquilles  doubles  et  d’autres  fleurs  qu’il  a livré  pour 

le  jardin  de  Trianon  (7p.) 257ittio’ 

2 h octobre -7  novembre  : à Ledru,  sur  les  oignons 
de  fleurs  qu’il  fournit  ( 2 p ) • Giatt 

10  octobre  : au  sr  Dadolle,  marchand  épicier,  à 

compte  des  oignons  de  fleurs  do  Provence  qu’il  fournit 
pour  la  pépinière  du  Roulle.  3oo*' 

11  avril  : à la  veuve  Descruchets,  pour  les  arbres  à 
fleurs  qu’elle  a livrez  pour  les  jardins  des  Maisons 
Royalles 3 6oH  6‘ 
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7-21  novembre  : à La  Croix  , à compte  des  maron- 
niers  d’Inde  qn’il  fournit  pour  les  jardins  des  Maisons 

Royalles  (2  p.) 700** 

n avril -6  juin  : à La  Forest,  pour  les  plantes  vi- 
vasses  qu’il  a fourni  pour  lesd.  jardins  (3p.)..  1891** 

1/1  septembre- 10  octobre  : à luy,  à compte  des 
plantes  vivasses  qu’il  fournit  pour  le  jardin  de  Marly 

(3p.) . 1 îoott 

7 novembre  : à Corbier  , pour  les  oignons  de  fleurs  qu’il 
a fourni  pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles..  . 4 7 gt+ 

26  septembre- 7 novembre  : à Chevalier,  pour  les 
oignons  de  fleurs  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  des 

Maisons  Royalles  (3  p.) io4q** 

10-2/1  octobre  : à Cerret,  pour  les  hyacinthes  oran- 
gères  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles 

(2p.) /107**  ios 

1 0 janvier-  1 1 avril  : à Saint-Quentin  , jardinier,  par- 
fait payement  de  8436**  i35  pour  les  plants  de  chesne 
et  autres  bois  qu’il  a levé  en  molle,  voiture  et  planté  j 
dans  les  jardins  de  Marly  (7  p.) 533 6^  i3“ 

20  juin  : à luy,  pour  avoir  levé  3eo  toises  de  char- 

mille qui  étoit  plantée  en  mannes  en  pépinière  à Ver-  ! 
sailles,  et  l’avoir  voiturée  au  jardin  de  Marly,  et  pour  j 
avoir  planté  en  mottes  4 98  ormes  sur  la  pelouze  de 
Lucienne 5 4 3 ++  1 6 s 

28  février  : à R ray,  jardinier,  parfait  payement  de 
532*+  1 o5  pour  2 1 3o  toises  de  grande  charmille  qu’il  a ra- 
prochée  des  deux  cotez  dans  le  jardin  de  Voisins.  282*1  105 

21  novembre -5  décembre  : à Blanchet,  jardinier,  à 
compte  des  petites  charmilles  et  des  ormes  qu’il  lève  en 
motte  dans  les  pépinières  et  qu’il  voilure  à Marly  (2  p.) 
700** 

7 novembre -5  décembre:  à Rigollet,  à compte  du 
gland  qu’il  fournit  pour  planter  en  pépinière  au  Roulle 


(3  p.) 1200** 

Somme  de  ce  chapitre 1710/1**  9’ 


LABOURS  ET  TERRASSES. 

10  janvier- 11  avril  : à Jardinet,  pour  les  labours 

qu’il  a fait  dans  les  carrez  de  la  pépinière  du  Roulle 
(5  p ) ' 878H53 

1 1 avril  : à Piot,  fermier,  pour  avoir  labouré  et  semé 
en  avoine  12  arpens  de  terre  proche  l’étang  du  bois 
d'Arcy,  pour  y faire  une  pépinière  de  gland.  ao3*+  8’  7'1 

18  juillet- 12  septembre  : à Charles  Lasne,  pour 
avoir  coupé  tout  le  bois  mort  aux  arbres  du  Cours-la- 
Revne  et  aux  avenues  du  parc  de  Chaville  (2  p.).  700** 

1 4 février  : à Dolot,  parfait  payement  de  Z191**  5S 


à quoy  monte  le  treillage  d’échalals  qu’il  a fait  au  pour- 
tour des  dix  remises  à gibier  du  grand  parc  de  Versailles 

et  de  la  pépinière  du  merizier 291+*  5’ 

25  avril-  ier  aoust  : à luy,  pour  l’entretien  desd.  treil- 
lages pendant  les  six  premiers  mois  1700  (2  p.).  a5o** 
28  février  : à luy,  à compte  des  ormes  qu’il  lève  en 
motte  dans  les  pépinières  de  Versailles,  qu’il  voilure  et 
qu’il  plante  au  jardin  de  Marly 4 00** 

1 1 avril- 9 may  : à luy,  parfait  payement  de  33i5++3\ 

à quoy  montent  les  arbres  qu’il  a levez  en  motte  dans 
les  pépinières  de  Versailles  (3  p.) 291 5** 3S 

7 novembre-5  décembre  : à luy,  sur  les  spées  de  char- 
mille et  de  grands  ormes  qu’il  lève  en  motte  et  qu’il 
voiture  dans  les  jardins  de  Trianon  (3p.) 63oo** 

28  février  : «à  luy  et  Paris,  pour  avoir  élagué  toutes  les 
billes  d’ormes  du  petit  parc  de  Saint-Germain..  1 181** 

2/1  janvier- 5 décembre  : à Germain  Paris,  pour  les 
spées  de  grande  charmille  et  les  gros  ormes  qu’il  a levez 
en  motte  et  voiturez  dans  les  jardins  de  Versailles,  Tria- 
non et  Meudon,  et  pour  les  fossez  qu’il  a faits  le  long 
des  avenues  pour  la  conservation  des  arbres  (8  p.).  . . . 

32o5*+i8s 

10  janvier-  1 1 avril  : à Remi  Janson,  jardinier,  parfait, 
payement  de  659/1**  *8’  lld  Pour  les  Irons  qu’il  a faits 
dans  les  avenues  et  parcs  des  Maisons  Royalles  pour 
remplacer  les  arbres  morts  de  ceux  qu’il  lève  dans  les 
pépinières  et  de  la  charmille  qu’il  plante  en  pépinière 

(5  p.) 429/1**  i8s  nd 

25  avril- 6 juin  : à luy,  pour  le  premier  labour  qu’il 
fait  donner  aux  pépinières  de  Versailles  (3  p.). . 1020** 
4 juillet- 1er  aoust  : à luy,  pour  le  deuxième  laboui 

(3p.) n4o**5!  5d 

29  aoust- 10  octobre  : à luy,  pour  le  troisième  la- 
bour (3  p.) 1012**  8*  6d 

21  novembre-5  décembre  : à luy,  à compte  des  ar- 
bres qu’il  lève  en  motte  (2  p.) 8oo** 

4 juillet- s4  octobre  : à Régempied,  sur  les  terres 
d’égoût  qu’il  porte  dans  les  carrez  de  la  pépinière  du 
Roulle  (6  p.) 44o** 

2 4 octobre  : au  nommé  Buteau,  sur  le  grand  fumier 
qu’il  fournit  pour  les  pépinières  de  Versailles.  . . 200** 

29  aoust- 24  octobre  : à Hàvart,  pour  le  grand  fumier 
qu’il  fournit  à la  pépinière  du  Roulle  (3  p.).  407**  101 
i4  février  : aux  nommez  Picard  et  Certains,  parfait 
payement  de  4i6+*  16’  à quoy  montent  les  boues  des 
rues  de  Versailles  qu’ils  ont  voilurées  aux  pépinières  prez 

Saint-Antoine 66**  161 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 25706**  i8‘5d 
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MANEQUINS. 

6 juin-24  octobre  : à Cordelette,  vannier,  pour  des 
manequins  qu'il  a fourni  à la  pépinière  du  Roulle  pour 
planter  des  arbres  verds  dans  les  jardins  des  Maisons 

Royalles(3  p.) Cao1*  io’ 

98  février-5  décembre  : à Malherbe,  vannier,  à 
compte  des  mannes  d’osier  qu’il  fournit  pour  les  pépi- 
nières de  Versailles  (9  p.) 1 886++ 

91  novembre  : à Hendrecy,  vannier,  sur  les  mannes 
d’osier  qu’il  fournit  pour  la  pépinière  du  Roulle.  i5ott 
Somme  de  ce  chapitre e656tt  1 os 

DIVERSES  DÉPENSES. 

91  novembre  : à Marcelin,  pottier  de  terre,  pour 
i5oo  grands  pots  de  terre,  à ioti  le  cent,  1000  moyens, 
à 7*tio5  le  cent,  et  4 00  petits,  à 6*+  le  cent;  le  tout 

fourni  pour  la  pépinière  du  Roulle 279^ 

10  janvier  : à Collignon,  charron,  pour  ouvrages  et 
réparations  de  charonnage,  qu’il  a fait  à la  pépinière  du 

Roulle 4otti55 

Somme  de  ce  chapitre 3 1 1 5“ 

OUVRIERS  DES  PEPINIERES. 

10  janvier- 5 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé à la  journée  du  Roy  au  jardin  de  la  pépinière  du 
Roulle,  depuis  le  90  décembre  1699  jusqu’au  i5  dé- 
cembre 1 700  (2 4 p. ) A q 6 1 5S 

10  janvier  : à ceux  qui  ont  fourni  des  fumiers  de 
vache  et  des  boues  de  rue  de  Paris  à ladite  pépinière 

en  1698  et  1 G99 196^ 

10  janvier- 5 novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  veillé 
à la  conservation  des  plants  d’arbres  des  avenues,  pépi- 
nières et  parcs  de  Versailles,  depuis  le  90  décembre  1699 
jusqu’au  mois  de  décembre  1700  (93p.)...  1 4 1 7tt  îo’ 
10  janvier- i4  mars  : à ceux  qui  ont  planté  de  la 

grande  charmille  en  pépinière  (4p.) 995++ 

i4  février- 91  novembre  : à ceux  qui  ont  élagué  les 
arbres  de  l’avenue  des  Loges  et  dans  les  remises  à gibier 

(4  p.) 898«  53  9d 

i4  février- 91  novembre  : à ceux  qui  ont  voiture  de 
l’ormille,  pour  planter  prez  de  l’abreuvoir  de  Marly,  et 
qui  ont  levé  et  voituré  de  Deuil  à Marly  1 ie  gros  raa- 

ronniers  d’Inde  (3p.) 252gtt  7“ 

98  mars- 95  avril  : à ceux  qui  ont  marcotté  des  billes 

d’ormes  et  bois  blancs  (3  p.) 77 9’ 

9 inay  : à ceux  qui  ont  fourni  des  géroflées  doubles 
pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles i684tt  io’ 


6 juin-  96  septembre  : à ceux  qui  ont  semé,  saclé  et 
mouillé  de  la  graine  d’ormille  en  pépinière  (9p.).... 

1 63 4tt  ios  ad 

20  juin  : à ceux  qui  ont  livré  des  plantes  vivasscs  et 

annuelles  pour  le  jardin  de  Marly 374'+  1 8 3 

12  septembre  : à ceux  qui  ont  arrousé  les  ormes  de 

la  pelouze  au  dessus  de  Lucienne 2 49rt  i5s  8d 

1 0 octobre  : à ceux  qui  ont  marqué  les  arbres  bons  à 

lever  dans  les  pépinières 1 1 1 os 

5 décembre  : à ceux  qui  ont  planté  du  gland  en  pé- 
pinière  479^  i6s 

À ceux  qui  ont  levé  en  motte,  à Deuil  et  ailleurs,  et 
voituré  à Trianon  et  à Marly  des  maronniers  . 727^  1 9" 
Somme  de  ce  chapitre.  . . . . 16826^  i9s 

MAÇONNERIE. 

26  avril  : à Aunet  L amoureux,  à compte  des  répara- 
tions de  maçonnerie  qu'il  fait  sur  le  gros  mur  de  la 
butte  Montboron 2QOtt 

MENUISERIE. 

28  mars  : à Reguin,  menuisier,  pour  les  caisses  qu’il 
a fourni  pour  les  orangers  de  la  pépinière  du  Roulle..  . 
2 2 1 *t  1 o s 

SERRURERIE. 

i4  février- 20  juin  : à Marc  Rouvrins,  serrurier,  pour 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  à la  pépinière  du 

Roulle  en  1699  et  1700  (2  p. ) 77^  5S 

i4  mars  : à Thomas  Vallerand,  serrurier,  pour  ou- 
vrages de  serrurerie  à la  butte  Montboron  en  1699.  • • 

19btt  16’ 

Somme  de  ce  chapitre 27.3^  i! 
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MAÇONNERIE. 

3 janvier- 12  décembre  : à Jacques  Rarbier,  maçon, 
sur  les  réparations  de  maçonnerie  qu’il  fait  aud.  château 
(20  p.) 5oooti 

CHARPENTERIE. 

3 janvier-  28  novembre  : à Jean-Jacques  Aubert,  char- 
pentier, à compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fail 
au  château  de  Saint-Germain-en-Laye  (4  p.  ) . . . 8ooH 

25  juillet  : à luy,  pour  les  poteaux  qu’il  a fourni  pour 
tendre  les  tapisseries  le  jour  de  la  Feste-Dieu  dernière  . 
25ott 


Somme  de  ce  chapitre. 


io5ott 
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MENUISERIE. 

3 janvier- 28  novembre:  à Michel  Durois,  menui- 
sier, sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  au  château 
et  dépendances  de  Saint-Germain-en-Laye  (i4  p. ).  . . . 
23oott 

serrurerie. 

3 janvier- 12  décembre  : à Joseph  Rouiller,  serru- 
rier, sur  ses  ouvrages  de  serrurerie  au  château  et  dépen- 
dances de  Saint- Germain-cn-Laye  (8  p.) i4oott 

vitrerie. 

3-17  janvier  : à Claude  Gosset  (ou  Gosset),  vitrier, 
parfait  payement  de  3 1 2tt  9’  1 od  pour  les  ouvrages  et  ré- 
parations de  vitrerie  qu’il  a fait  au  château  de  Saint- 
Germain-en-Laye  et  dépendances  pendant  le  mois  de 
décembre  1699  (2  p.) 112^9’  iod 

7 février- 12  décembre  : à luy,  pour  sesd.  ouvrages 
de  vitrerie  pendant  les  onze  premiers  mois  1700  (11  p.) 
i44 3tUs3d 

21  février- i4  novembre  : à Jean -Baptiste  Faucon- 
nier, vitrier,  pour  les  réparations  de  vitrerie  qu’il  a fait 

en  la  dépendance  du  château  (3  p.) 3o2tt 

Somme  de  ce  chapitre 1867*+  i45  id 

PEINTURE. 

1 3 juin -3  septembre  : à Louis  Poisson,  peintre,  à 
compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  fait  en  la 
dépendance  du  château  de  Saint-Germain  (2  p.).  3oott 

pavé. 

3 janvier- 7 février  : à Gilles  Deriaux,  paveur,  pour 

les  ouvrages  et  réparations  de  pavé  qu’il  a fait  en  la 
dépendance  dud.  château  (2  p.) 4oott 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

21  février- 21  mars  : à Pierre  Larivière,  terrassier, 
à compte  des  trous  qu’il  fait  et  d’où  il  ôte  les  mauvaises 
terres  dans  le  jardin  du  Val,  et  des  bonnes  terres  et  du 
fumier  qu’il  y rapporte  pour  y regarnir  des  arbres 
fruitiers  (2  p.) 3ooH 

4 avril  - 1 7 octobre  : à luy,  pour  la  charmille  de  graine 

et  les  boutures  d’ormes  qu’il  a arrachées  dans  la  forest 
et  dans  le  petit  parc,  la  recoupe  raporlée  dans  les  écu- 
ries du  Chenil  cl  les  immondices  enlevées  dans  les  fossez 
du  château  (3  p.) 78^  181 

> 8 ayril  : à luy,  pour  les  terres  qu’il  a raportées  pour 


remplir  des  fonds  qui  s’étoient  faits  sur  la  terrasse  du 

petit  parc 64**  os  6d 

18  avril -8  aoust  : à luy,  à compte  du  régallernent 
qu’il  fait  aux  ornières  de  la  terrasse  (9p.)....  n3oH 
21  mars-16  may  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier,  à 
compte  du  plain  labour  qu’il  donne  aux  ormes  du  petit 

parc  du  château  de  Saint-Germain  (5p.) i6oott 

7 février- 7 mars  : à Pierre  et  Guillaume  Motte,  à 
compte  du  labour  qu’ils  ont  donné  aux  plants  du  Boulin- 
grin du  château  neuf  de  Saint-Germain-en-Laye,  et  des 
trous  faits  et  ormes  plantez  au  petit  parc  pour  remplacer 


ceux  qui  sont  morts  (3  p.) i2oott 

Somme  de  ce  chapitre 4372Hi8’6d 


DIVERSES  DÉPENSES  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

17  janvier  : à Jean  Déroché,  compagnon  plombier, 
pour  le  mastic  qu’il  a livré  au  magasin  de  Saint-Germain 
et  les  outils  qu’il  a fait  racomoder 3ott  10* 

7 février  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien 

de  l’horloge  du  château  de  Saint-Germain  pendant 
1699 4ott 

16 -3o  may  : à Mathieu  Lambert,  fayancier,  pour 
4oo  1/2  de  cloches  de  verre  qu’il  a fourni  au  jardinier 
du  Val,  à celui  du  Boulingrin  du  château  neuf  et  à la 

jardinière  du  parterre  (2  p.) 162^ 

i3  juin  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les  che- 
minées qu’il  a ramonnées  aud.  château 48tt  i3’ 

11  juillet  : à François  Gautier,  vuidangeur,  pour  la 
vuidange  qu’il  a fait  des  fosses  d’aysances  de  la  Surinten- 
dance des  Bâtimens  et  de  la  Chancellerie  de  Saint-Ger- 
main  . 4 ott 

8 aoiïst  : à François  Tinet,  épinglier,  pour  treillis  de 

fil  de  fer  qu’il  a fait  à la  porte  de  l’ormoire  où  Monsei- 
gneur le  prince  de  Galles  doit  serrer  ses  livres  en  son 
cabinet i8tt  3’ 

5 septembre  : à Jean  Gautier,  charbonnier,  pour 
20  muids  de  charbon  qu’il  a fourni  au  magasin,  à 3rt  le 

niuid 6oN 

19  septembre:  à Claude  Le  Comte,  pour  outils  qu’il 
a livrez  aux  jardiniers  de  Saint-Germain-en-Laye.  17H  1 0’ 
A René  Laflèohe,  tourneur,  pour  47  barres  de  bois 
d’aune  de  7 pieds  1/2  de  long,  qu’il  a fourni  aux  écuries 
du  Chenil  et  à celle  du  manège  de  Saint- Germain . . . . 

33«  18* 

28  novembre  : à Estienne  Langlois,  cordier,  sur  les 
cordages,  pelles  et  sceaux  qu’il  a livrez  au  magasin  en 


1700 i5ott 

Somme  de  ce  chapitre 6oott  1 4* 
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ENTRETIENS  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

7 mars  : à Lotus  de  la  Lande,  jardinier,  ayant  l’en- 
tretien de  l’orangerie  du  château  de  Saint- Germain , 
pour  son  payement  du  chauffage  de  lad.  orangerie  pen- 
dant cet  hyver 25ott 

3o  may-7  novembre  : à luy,  pour  l’entretien  de  lad. 
orangerie  pendant  les  trois  premiers  quartiers  1700 

(3  p.) io5ott 

A la  veuve  Jean  de  la  Lande,  pour  l’entretien  du 
grand  parterre  en  broderie  pendant  le  même  temps 

(3  p.) 101  2tt  105 

A Louis  de  la  Lande,  pour  celui  du  boulingrin,  idem 

(3p.) 1002^  1 5S 

A la  veuve  Bellier,  pour  celuy  du  jardin  en  gazon, 

idem  ( 3 p.) 1237*+ 105 

A François  Lavechef,  pour  celuy  du  jardin  et  parterres 

du  château  neuf,  idem  (3  p.) 3g3tt  i55 

A François  Coustillier,  pour  celuy  du  pavillon  du 

Val,  idem  (3  p.) 3ooott 

A Claude  Goêren,  dit  La  Salle,  concierge  dud.  pa- 
villon, idem  (3  p.) goott 

A Claude  Marais,  veuve  Patenostbe,  concierge  du 

Chenil,  idem  (3  p.) i35tt 

A Pierre  Bertin,  concierge  du  château  neuf,  idem 

(3  p.) 356+t  55 

A Antoine  Bazire,  concierge  de  la  petite  écurie,  idem 

(3  p.) 1 5ot+ 

Au  sr  Soul.aigke , concierge  du  vieux  château,  chargé 

de  l’entretien  de  l’horloge  (3  p.) 2 2 5tt 

A Goëren,  portier  du  parc  de  Saint-Germain,  idem 

(3  p.) 5 2 5tt 

A Cléramboust,  portier  du  grand  parterre,  idem 

(3  p.) 270h 

A Etienne  Tréheux,  concierge  de  la  Surintendance  des 

bâtimens,  idem  (3p.) ioo*t 

A Claude  Lefebvre,  concierge  de  la  maison  de  la 

Beligion  , idem  (3  p.) i5ott 

g may-17  octobre  : à Jean  Déroché,  garçon  plom- 
bier, ayant  l’entretien  et  la  recherche  des  plombs  sur  la 
couverture  du  château  de  Saint- Germain -en -Lave  et 
autres  maison^  dépendantes  d’icelui,  pour  led.  entretien 
pendant  les  trois  premiers  quartiers  1700  (3  p.).  45od 
3o  may-7  novembre  : à François  Deschamps,  pour 
l’entretien  des  couvertures  dud.  château  pendant  le  même 


temps  (3  p.) 75o« 

Somme  de  ce  chapitre 12007N  10' 
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JOURNÉES  D’OUVRIERS  DU  CHATEAU  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

3 janvier- 12  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé cà  la  journée  du  Roy  en  la  dépendance  du  château , 
pour  leurs  journées  et  autres  dépenses  faites  depuis  le 
10  décembre  i6gg  jusqu’au  mois  de  décembre  1700 

(23  p.) g2/itt  15 

2 1 février  : à ceux  qui  ont  transporté  de  la  glace  à 

une  des  glacières 36^  175 

7 mars  : à ceux  qui  ont  transporté  de  la  neige.  34 2 N 
Somme  de  ce  chapitre i3o2tt  185 

CHÂTEAU  DE  MARLY. 

MAÇONNERIE. 

3 janvier- 12  décembre  : à Jacques  Mazière,  entre- 
preneur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait 
au  château  de  Marly,  et  des  murs  de  revêtement  du  fossé 
qui  doivent  faire  partie  de  la  clôture  du  petit  parc 

(22  p.) „ 53oooti 

3 janvier  : à luy,  pour  avoir  démoli  par  ordre  du  Roy 
deux  maisons  qui  étoient  sous  les  châteigniers  aparte- 

nans  à S.  M.  du  côté  de  Lucienne 42tt 

3 janvier- 12  décembre  : à luy,  sur  les  amas  de  ma- 
téreaux  qu’il  fait  pour  les  nouveaux  murs  du  parc  de 

Marly  (24  p.) io85oo*l 

7 février  : à luy,  pour  106  toises  de  ragrémens  qu’il 
a faits  et  des  balèvres  1 qu’il  a ôtez  à partie  des  perrons 

du  jardin  de  Marly 3 1 8*+ 

Somme  de  ce  chapitre i6i86ott 

TERRASSES. 

5 septembre- 12  décembre  : à Silvin,  terrassier,  sur 
les  régallemens  qu’il  fait  au  pourtour  des  murs  du  grand 
parc  de  Marly  et  à partie  de  la  commune  de  Noisy 

(8p.) 1 700^ 

81  octobre- 28  novembre  : à Louis  La  Porte,  terras- 
sier, sur  les  chemins  et  routtes  qu’il  a ferrez  en  plusieurs 

endroits  du  grand  parc  de  Marly  (3p.) 4ooH 

17  octobre  : à Jean  Titreville  et  Charles  Chandoi- 
selle,  terrassiers,  pour  ouvrages  de  terrasses  au  jardin 

des  fleurs  et  autres  endroits 20 1 1 1 3 6d 

3i  octobre- 12  décembre:  aud.  Chandoiselle,  pour 
les  régallemens  qu’il  fait  en  plusieurs  endroits  de  la  dé- 
pendance du  château  de  Marly  (4  p.)  470+* 

1 Balèvre,  en  terme  d’architecture,  se  dit  de  l’excédent 
d’une  pierre  sur  une  autre  près  d’un  joint.  (Dict.  de  Tré- 
voux. ) 

4i 
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7 février- 1 4 novembre  : à Pierre  Le  Clëric,  dit  f 
PiTTiiE,  terrassier,  à compte  des  fouilles  du  fossé  et.  autres 
ouvrages  de  terrasse  qu’il  fait  sur  la  commune  de  Marly 

( 1 9 p.) . 419600**  i 

ai  février- 7 mars  : à luy,  à compte  du  chemim  qu’il 

fait  au-dessous  de  l’abreuvoir  (3  p.) 16000** 

3i  octobre- 12  décembre  : à L’Archevesqde  , voitu-  i 
rier,  pour  avoir  déchargé  68  toises  cubes  de  terreaiux  des 
17  batteaux  venus  de  Paris  et  les  avoir  voituré  diu  port 
dans  le  jardin  de  Marly  (3  p.  ) 61  2** 

30  may-  1 1 juillet  : à Jean  Bezace,  dit  Saint-Quïentin  , 

terrassier,  à compte  de  plusieurs  régallemens  et  dles  ou- 
vrages de  terrasse  qu’il  fait  en  la  dépendance  diu  châ- 
teau de  Marly  (4p.) 2.3oo** 

28  novembre-12  décembre  : à luy,  sur  le  plamt  qu’il 
lève  en  motte  et  qu’il  plante  dans  le  triangle  au-dessus 

de  la  grille  du  Trou  d’Enfer  (2  p.) 45o** 

38  novembre  : à luy,  pour  le  terrau  qu’il  a dieffoncé 
au-dessous  de  l’abreuvoir  de  Marly  et  du  plain  laboiur  qu’il 
a fait  à la  remise  joignant  La  Bretècbe.  . . 5o5**  19“  8d 

31  octobre- 28  novembre  : à Charles  Girault,  terras-  j 

sier,  pour  avoir  nettoyé  en  général  tous  les  clhemins  ! 
et  cours  pavées  des  dehors  et  du  dedans  du  p>arc  de  j 
Marly  et  autres  ouvrages  de  terrasse  (4p.)....  i482**  i 

7 février  : à Pierre  Champagne  et  Noël  Lavenest,  ter-  | 
rassiers,  à compte  de  la  fine  recoupe  qu’ils  ontt  tirée 
et  voiturée  de  Carrière-sous-hois  au  jardin  de  Mairly..  . 

200** 

21  février  : à eux,  parfait  payement  de  921**,  à quoy 
monte  la  glaise  qu’ils  ont  façonnée  et  voiturée  à partie 
du  platfonds  et  pourtour  des  murs  du  grand  bassiin  rond 

au-dessous  de  l’abreuvoir  de  Marly 821** 

11  juillet  — 3 1 octobre  : à Edme  Santenoise  et  Charles 
Girault,  terrassiers,  à compte  des  ouvrages  de  tierrasse 
qu’ils  font  en  plusieurs  endroits  de  la  dépendance  <du  châ- 
teau de  Marly  (9  p.). . 443o** 

i4  novembre-12  décembre  : aud.  Santenoisse,  sur 

ses  ouvrages  de  terrasse  (3  p.) 1100** 

27  juin -3  octobre  : à Jean  Loitron  et  Remi  JJanson, 
terrassiers,  sur  les  ouvrages  de  terrasse,  de  glaizce  et  de 
conroy  qu’ils  ont  fait  en  plusieurs  endroits  de  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  en  1699  (8p.)....  45oo** 

3 janvier- 12  décembre  : à Hugues  Mattelin,  terras- 
sier, à compte  des  terres  qu’il  remue  en  la  dépemdance 
du  château  de  Marly,  et  des  régallements  faits  dlans  les 

allées  du  jardin  haut  (26  p.) ii645o** 

16  may -28  novembre  : à luy,  pour  la  fine  ireeoupe 
qu’il  a voituré  de  Carrière-sous-bois  en  divers  eindroits 
du  jardin  de  Marly  (9p.) 65  io** 


12  décembre  : à luy,  sur  la  glace  qu’il  a prise  aux  bas- 
sins de  la  rivière,  voiturée  et  empaillée  dans  une  des 

glacières  de  Marly 4oott 

7 février- 17  octobre  : à Thomas  Marville,  terras- 
sier, pour  le  terrau  qu’il  a livré  dans  le  jardin  de  Marly 

(4p.) i34qtt  1 ts  8d 

7 février- 28  novembre  : à Guillaume  et  Laurent 
Dolot,  terrassiers,  à compte  des  ormes  qu’ils  ont  levez 
en  moite  dans  le  petit  parc  de  Saint-Germain  et  qu’ils 

ont  voituré  dans  celuy  de  Marly  (i4  p.) i23oott 

3 octobre  : à Nicolas  Blanchard,  sergent  du  régi- 
ment du  Roy,  pour  la  fouille  et  transport  des  terres  et 

la  recoupe  qu’il  a fait  à Marly 176**  ns3d 

17-81  octobre  : à François  Casaux,  sergent  du  régi- 
ment du  Roy,  pour  des  tuiaux  d’un  pied  et  de  8 pouces 
qu’il  a transportés  de  la  pièce  des  Quatre  gerbes,  prez  la 
porte  du  parc,  et  autres  ouvrages  de  lerrasse  (2p.)... 

892*+  io’ 

3i  octobre- 28  novembre  : à Vivant  Merlin,  dit  La- 
bour, à compte  des  glaises  qu’il  enlève  au  pied  du  glacis 
qui  est  au  côté  droit  de  l’abreuvoir  de  Marly  (3p.)... 

6oo** 

3i  octobre- 1 4 novembre  : à Jacques  Maçon,  pour 
62  toises  cubes  de  terrau  consommé  qu’il  a achepté 
dans  les  marais  de  Paris,  qu’il  a fait  charger  sur  des 
tombereaux  pour  le  faire  voiturer  au  bord  de  l’eau  et 
de  là  dans  des  batteaux,  pour  le  voiturer  au  port  de 

j Marly,  à 28**  la  toise  (2p.) 1712** 

i4  novembre  : à Lognon,  pour  7 toises  1/2  de  ter- 
reau consommé  qu’il  a fourni  et  voituré  depuis  les  ports 

de  Paris  jusqu’au  port,  de  Marly 3 1 o** 

3i  octobre- 12  décembre  : à Antoine  Pointot,  terras- 
sier, sur  les  régallemens  et  ouvrages  de  terrasse  qu’il 
fait  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (4  p.)  8oo** 
3 janvier- 12  décembre  : à M.  du  Barail,  capitaine, 
commandant  du  3e  bataillon  du  régiment  du  Roy,  pour 
les  journées  des  soldats  dud.  régiment  employez  aux  ou- 
vrages de  terrasse  et  de  recoupe  dans  le  jardin  de  Marly, 
depuis  le  i5  décembre  1699  (16  p.). . . 16090**  2S  4d 
1 6 may  - 19  septembre  : à M.  le  marquis  de  Surville, 
colonnel  dud.  régiment  du  Roy,  pour  journées  des  sol- 
dats et  sergents  qui  ont  travaillé  aux  ouvrages  de  ter- 
rasse au  jardin  bas,  dans  les  nouvelles  rouîtes  du  grand 
parc,  et  au  régallement  de  la  grande  pelouse  de  Marly 

(19  p.) 17825**  i*  iod 

7 février- 18  avril  : à Pierre  Desloriers,  terrassier, 

[ pour  avoir  nettoyé  l’aqueduc  qui  conduit  les  eaux  de  la 
! Machine  à l’étang  du  Trou  d’Enfer  et  autres  ouvrages 
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fails  prez  de  l’abreuvoir  et  en  la  dépendance  du  château 

de  Marty  (7  p.) i642**i23 

1 1 juillet  : à luy,  parfait  payement  de  7 53 H 9“  iod  à 
quoy  montent  tes  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a fails  à 

Marly  en  1 699 453**  g3  t od 

8 aousl  : à luy,  parfait  payement  de  219**  4 3 9d,  pour 
les  sables  qu’il  a fouillés  et  transportés  pour  couvrir  la 
glaise  du  grand  bassin  rond  au-dessous  de  l’abreuvoir  de 

Marly 119^  4“  gd 

28  novembre:  à luy,  pour  la  glaise  qu’il  a voilurée 
et  façonnée  dans  le  petit  réservoir  au  dessous  du  belvé- 
dère du  jardin  haut  de  Marly 209**  1 2S  6d 

3i  octobre- 12  décembre  : à Claude  L’Espérance, 
terrassier,  sur  les  régallemens  et  ouvrages  de  terrasse 
qu’il  fait  en  plusieurs  endroits  de  la  dépendance  du 
château  (4p.) 1 4oo** 

7 mars- 16  may  : à Nicolas  Béguin,  terrassier,  pour 

divers  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en  la  dépendance 
du  château  de  Marly  (6p.) 201 5**  5S 

16  may- 12  décembre  : à luy,  à compte  des  régalle- 
mens qu’il  fait  en  partie  des  routles  du  grand  et  du  petit 
parc  de  Marly  et  dans  celles  de  la  forest  de  Marly 

(16  p.) 665o** 

28  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  avec  cent  Suisses 
dans  le  terrain  au-dessous  de  l’abreuvoir  de  Marly.  730** 
21  mars-  18  avril  : à Guillaume  L’Allemand,  terras- 
sier, pour  lets  souches  qu’il  a arrachées  dans  les  routles 
nouvellement!,  persées  dans  les  bois  de  la  commune  de 

Marly  (3  p.)) 3i4**63 

3o  may-  12  décembre  : à luy,  sur  les  régallemens 
qu’il  a faits  à partie  des  allées  du  grand  et  petit  parc  de 

Marly  (i5  p.)..  . 454o** 

1 1 juillet  : à luy,  parfait  payement  de  357*1  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a fait  à Marly 

pendant  l’année  dernière 167*+ 

3o  may- 17  octobre  : à Guillaume  Motte,  terrassier, 
pour  les  journées  employées  à jallonner  des  nouvelles 
rouîtes  dans  la  plaine  du  Trou  d’Enfer  et  autres  ouvrages 
( 1 1 p.) 1393** 

8 aoust  : à luy,  pour  le  treillage  qu’il  a fait  le  long 

du  bord  de  la  grande  allée  qui  va  au  Belveder  de  la 
commune  de  Marly  et  ailleurs 35 1** 

i4  novembre  - 12  décembre  : à luy  et  Pierre  Motte, 
sur  les  ormes  et  autres  plants  qu’ils  lèvent  en  motte  dans 
la  forest  de  Saint-Germain  et  de  Marly  et  qu’ils  voiturenl 
et  plantent  en  la  dépendance  du  château  de  Marly 

(3  p.) 65oo** 

Somme  de  ce  chapitre.  . . 175563**  18'  4d 
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JARDINAGES. 

3 janvier  - 16  may  : à François  Lavechef,  dit  Duparc, 
jardinier,  pour  les  journées  d’ouvriers  qu’il  a fourni  pour 
garder  les  portes  des  bosquets  de  Marly  pendant  les  deux 

derniers  séjours  du  Roy  (4  p.) 273** 

17  janvier  : à Pierre  Hersan,  jardinier,  pour  les 
grosses  perches  qu’il  a changées  à 4oo  ormes  des  bos- 
quets du  jardin  de  Marly 5o** 

3 janvier  : à Nicolas  Borienne,  pour  avoir  regarni 
partie  des  palissades  de  charmille  du  pourtour  du  Mail 

de  Marly i83**  1 5" 

1 7 janvier  : à luy,  pour  les  trous  qu’il  a fait  et  plantez 
de  grandes  spées  de  charme  en  motte  aux  deux  cotez  de 

l’allée  de  la  ceinture  du  parc 201**  1 53 

7 février- 12  décembre  : à luy,  pour  divers  ouvrages 
de  jardinages  qu’il  a fait  en  la  dépendance  du  château 
de  Marly  pendant  la  présente  année  (17  p.).  44oo**  103 

16  may- 22  aoust  : à luy,  sur  les  régallemens  qu’il 
fait  à partie  des  routtes  du  grand  et  petit  parc  de  Marly 
et  dans  celle  de  la  forest  dud.  Marly  (6  p.)..  . . 1700** 

3o  may- 28  novembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
gazonnage  qu’il  fait  dans  les  jardins  de  Marly  {12  p.).. 
2800** 

3 janvier  : à Charles  Amelot,  jardinier,  pour  683 

journées  des  jardiniers  qui  ont  travaillé  an  jardin  de 
Marly  pendant  (rois  semaines.  . . .' 5i  2**  5* 

17  janvier  : à luy,  pour  avoir  coupé  et  sorti  des  carrez 

de  la  forest  les  perches  qui  ont  été  voilurées  dans  le  parc 
de  Marly 3 16**  105 

7 février- 2&  juillet  : à luy,  pour  divers  ouvrages  de 
jardinages  qu’il  a fait  en  la  dépendance  du  château  de 
Marly  (g  p.) 3g  io** 

4 avril  : à luy,  pour  5o  bêches  et  5o  pioches  qu’il  a 

acheptées  et  livrées  au  magasin 1 A a+t  io‘ 

i3  juin  - 19  septembre  : à luy,  sur  la  recoupe  qu’il  a 
piochée  et  battue  de  deux  voilées  en  plusieurs  allées  du 

jardin  de  Marly  (5  p.) 2000**  i43  4d 

1 2 décembre  : à luy,  pour  3g5  journées  d’ouvriers 
qui  ont  gardé  les  portes  des  bosquets  du  levant  et  du 
couchant,  au  jardin  de  Marly,  pendant  les  sept  derniers 

séjours  de  S.  M 3g5** 

3 janvier -3  octobre  : à luy  et  Pierre  Motte,  à compte 
des  ormes  qu’ils  ont  levez  en  motte  dans  le  petit  parc  de 
Saint-Germain-en-Laye  et  qu’ils  ont  voiturez  et  plantez 

en  plusieurs  endroits  du  jardin  de  Marly  (23  p.) 

3i4oo** 

16  may -3  octobre:  à eux,  sur  les  régalemens  qu’ils 
font  en  partie  des  routtes  du  grand  et  du  petit  parc  de 


Ai  . 
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Marlv  et  dans  celles  de  la  forest  dud.  Marly  (6  p.)..  . . 

aAoott 

8 janvier  : à Charles  Janson,  jardinier,  pour  avoir 
palissé  les  grandes  palissades  de  charmille  des  deux  cotez 

de  la  route  royalle  à Marly io3tt  i os 

3 janvier-  7 mars  : à luy,  parfait  payement  de  6 1 8tt  1 6S 
à quoy  montent  les  gros  treillages  qu’il  a faits  aud.  jardin 

de  Marly  (3  p.) 458^  i6s 

7 mars  : à Gilles  Dupetitrieu.x,  parfait  payement  de 
i9att  3S  6d  à quoy  monte  le  gros  treillage  qu’il  a fait  à 

Marly . .. 82tt  3S  6d 

ta  décembre  : à luy,  pour  84  bottes  d’échalats  de 
neuf  pieds  de  haut,  qu’il  a livrez  au  magasin  de  Marly. 

126^ 

3 janvier-7  mars  : à Pierre  Durel,  jardinier,  parfait 
payement  de  890^  i5s  pour  le  gros  treillage  qu’il  a fait 

à partie  des  petits  bois  du  jardin  de  Marly  (5p.) 

690^  1 5S 

2 may  : à Jean  Thuillau,  vigneron,  pour  55  milliers 

de  petits  plants  de  chàteigniers  qu’il  a livrez  dans  le 
parc  de  Marly  pour  regarnir  les  sentiers  du  bois  de  la 
Princesse,  à le  millier 33ott 

7 février  : à Pierre  La  Rivière,  jardinier,  pour 
120  milliers  de  petite  charmille  qu’il  a arrachée  dans 
la  forest  de  Saint-Germain  et  qu’il  a livrée  pour  mettre 
en  pépinière  dans  le  jardin  de  Marly 6ott 

7 février  : à la  damoiselle  de  Moncrif,  demeurant  à 

Fourqueux,  pour  762  spées  de  chàteigniers  qui  ont  esté 
levées  en  motte  dans  son  clos,  aud.  Fourqueux,  pour' 
voiturer  à Marly • i4ott  105 

18  avril  : à Pierre  Maurien,  de  Fourqueux,  pour. 
363  spées  de  chàteigniers  qui  ont  été  levées  en  motte 
dans  un  morceau  d’héritage  à luy  apartenanl  aud.  Four- 
queux, qui  ont  esté  voiturées  à Marly. gott  i5“ 

i3  juin  : à Crosnier,  vigneron  de  Lucienne,  pour 
lis  milliers  de  plants  de  chêne  qu’il  a livré  en  la  dépen- 
dance du  château  en  1699 126^ 

Somme  de  ce  chapitre 528g4tt8s  iod 

voitures. 

8 aoust  : à la  veuve  Girard,  voiturière,  pour  4 jour- 

nées 3/4  d’une  voiture  à quatre  chevaux,  employée  à voi- 
turer au  magasin  des  grosses  perches  qui  ont  été  coupées 
dans  les  hois  de  Bailly  et  de  Noisy 47**  10’ 

21  mars- 28  novembre  : à Pierre  Ponton,  voiturier, 
pour  les  journées  d’une  voiture  à deux  chevaux  qu’il  a 
employée  à voiturer  au  magasin  plusieurs  démolitions  de 
charpente  (10  p.) 635tt 

3 octobre  : à François  Rayé,  voiturier,  pour  5 jour- 
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nées  1/2  d’une  voiture  à trois  chevaux  qu’il  a voituré 
plusieurs  démolitions  des  bâtimens  et  du  jardin  au  ma- 
gasin  ..  4itt5! 

28  novembre- 12  décembre  : à luy,  pour  transport 
de  glaise  pour  faire  le  plalfond  du  réservoir  au-dessous 

du  belveder  (2p.) 3oott 

21  mars- 3 1 octobre  : à Guillaume  Feron , voiturier, 
pour  les  journées  d’une  voiture  à quatre  chevaux  qu’il 
a employée  à voiturer  des  gauleltes  de  la  forest  de 
Marly  dans  led.  jardin,  et  régallemens  de  terre  (5  p.) 

826»  ios5d 

93  may  : au  sr  Rivië,  pour  plusieurs  voitures  qu’il  a 
fourni  pour  le  service  du  Roy,  par  ordre  de  feu  M.  de 
Villacerf,  pendant  les  années  1 6g5  à 1698,  tant  pour 
voiturer  de  la  pierre  de  meulière  de  Chevreuse  et  autres 
endroits  à Marly,  que  du  fumier,  provenant  de  ses  écuries 
à Versailles,  aux  pépinières  du  Roy  de  la  porte  Saint- 


Antoine,  prez  Versailles 7087^ 

Somme  de  ce  chapitre 888 7!+  53  5d 


PAILLE. 

7 février:  à Nicolas  Redeau,  fermier  du  Vaucheron, 
pour  75  bottes  de  paille  longue  qu’il  a livrée  au  magasin 
de  Marly,  pendant  les  trois  derniers  mois  1699,  à 4 ott 

le  cent 3ott 

21  février  : à luy,  pour  100  gerbes  de  paille  livrée, 

à 45^  le  cent 45tt 

3i  octobre  : à François  Raye,  voiturier,  pour  200 
grosses  bottes  de  paille  longue  qu’il  a fournies  et  livrées 
au  magasin 44tt 

Somme  de  ce  chapitre . 1 1 9^ 

CHARPENTERIE. 

3 janvier- 12  décembre  : à Jean-Jacques  Aubert, 

charpentier,  à compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il 
a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (24  p.). 
i45oott 

couverture. 

7 février-  1 2 décembre  : à Gilles  Charuel,  couvreur, 
à compte  des  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  aux 
nouveaux  bâtimens  de  Marly 58oott 

MENUISERIE. 

3 janvier-t  2 décembre  : à Jacques  Mirel,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il  fait  à 

Marly  (23  p.) 3gooN 

i4  novembre  : à luy,  pour  avoir  fait  tourner  le  cha- 
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riot  de  la  roulette  pendant  six  voyages  que  Madame  la 

duchesse  de  Bourgogne  y a esté 7/1** 

7 mars-11  juillet  : à Charles  Anguier,  menuisier,  i 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  aux  nouveaux 

bâtimens  de  Marly  (5  p.) 1200** 

7 mars- a may  : à Jean  Denelle,  autre,  sur  ses  ou- 
vrages de  menuiserie  à Marly  (2  p.) â5o** 

3 janvier -1  a décembre  : à Antoine  Rivet,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  (9p.) . . 63oott 

7-21  mars  : à Laurens  Rochebois,  menuisier,  sur  ses 

ouvrages  aux  nouveaux  bâtimens 35o** 

3 janvier-12  décembre  : à Denis  Davignon,  menui- 
sier, à compte  des  armoires  qu’il  a fait  pour  les  gardes-  j 

robes  du  château  de  Marly  (2/1  p.) A 7 5ot+ 

3 janvier -28  novembre  : à Pigal,  menuisier,  à 
compte  de  la  menuiserie  qu’il  a faite  au  bâtiment  neuf 

de  Marly  (3  p.) 55o** 

3 janvier- 3o  mars  : à Pierre  Fontvielle,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  pour  les  nou- 
veaux bâtimens  de  Marly  (a  p.) d5o** 

17  janvier -2  may  : à la  veuve  Bardou,  menuisier,  à 
compte  de  la  menuiserie  qu’elle  a fait  faire  pour  partie 
des  apartemens  du  bâtiment  neuf  de  Marly  (3  p.).  . . 

....*. âoo** 

Somme  de  ce  chapitre 18226** 

ÉBÉNISTERIE. 

7 février- 7 mars  : à Charles  Boulle,  ébéniste,  pour 
l’armoire  qu'il  a faite  et  posée  dans  la  garde-robbe  de 
l’apartement  du  Roy,  à Marly  (3p.) • • • • 1000** 

serrurerie. 

3 janvier-12  décembre  : à Gaston  Martin,  serru- 
rier, sur  le  gros  fer  et  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a 
faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (21  p.)  . . 

66oo** 

25  juillet- 28  novembre  : à René  Laloüe,  serrurier, 
pour  les  réparations  qu’il  a fait  aux  barrières  de  la  fo- 
rest  de  Marly  et  autres  ouvrages  fournis  au  magasin 

(2  p.) 68** 

25  juillet  : à Jean  Durand,  serrurier,  pour  dix  paires 
de  becs  de  corbin  qu’il  a fait  et  livrez  au  magasin  de 

Marly a 60R 

21  février- 12  décembre  : à Joseph  Rouillé,  serru- 
rier, sur  le  gros  fer  et  la  serrurerie  qu’il  a fait  en  la  dé- 
pendance du  château  de  Marly  (19  p.) 4ooo** 

7 février  : au  nommé  Cucu,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  96++  ns  5d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  1 


serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de  Marly  pendant  les 

trois  derniers  mois  1699 68**  i6s  8d 

t.3  juin  : à Nicolas  Desjardins,  serrurier,  pour  la  fer- 
rure de  huit  tables  angulaires  du  sallon  de  Marly..  7 A tt 
7 février- 7 mars  : à Alexis  Fordrin  et  Denis  Caffin, 
serruriers,  sur  le  gros  fer  et  les  ouvrages  de  serrurerie 
qu’ils  ont  fourni  et  employé  au  bâtiment  neuf  de  Marly 

(3  p.) 23oo** 

18  avril- 12  décembre  : aud.  Fordrin,  sur  l’appuy 
de  fer  qu’il  a fait  pour  le  belvedère  de  la  commune  de 
Marly  et  autres  ouvrages  au  château  (18  p.)...  5900** 
13-27  juin  : aud.  Caffin.  à compte  du  gros  fer  qu’il 
a livré  (s  p.) 600** 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 19570**  i/is  8d 
vitrerie. 

17  janvier-12  décembre:  à Jean  Desormeaux,  vi- 
trier, pour  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il 
a fait  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  depuis  le 


mois  de  décembre  1699  ( 1 5 p.  ) 2868**  6S  9'* 

h avril  : à Bernard  Lespinouze,  vitrier,  pour  avoir  ga- 
lonné et  mastiqué  les  dix  glaces  des  quatre  vitraux  du 

haut  du  salon  de  Marly  en  1 699 60** 

28  novembre  : à Gabriel  Janson,  vitrier,  pour  ouvrages 
de  vitrerie  faits  à Noisy  en  1699 88**  9*  1 id 

Somme  de  ce  chapitre 2 99G**  1 6S  8d 


PLOMBERIE. 

7 mars- 28  novembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
à compte  de  la  main  d’œuvre  du  plomb  qu’il  a livré  en 
la  dépendance  du  château  de  Marly  (i3  p.). . . . 585o** 

ouvrages  de  cuivre  et  de  bronze. 

21  février -3  octobre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
à compte  des  deux  robinets  de  dix-huit  pouces  qu’il  fait 
pour  les  fontaines  de  Marly  (12  p.) 8900** 

7 mars- 19  septembre  : à Julien  Lochon,  ébéniste  et 
fondeur,  à compte  des  moulures  de  bronze  qu’il  a four- 
nies aux  cheminées  du  château  de  Marly  (2  p.). . 800** 

Somme  de  ce  chapitre 9700** 

PAVÉ. 

21  mars- 16  novembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 
à compte  des  ouvrages  de  pavé  qu’il  a fait  et  qu'il  fait 
actuellement  en  la  dépendance  du  château  de  Marly 
(18  p.) 27600** 

19  septembre -28  novembre  : à Vatel,  paveur,  à 
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compte  du  pavé  qu’il  a fait  au  jardin  de  Marly  (9  p.).  . 

8ooH 

Somme  de  ce  chapitre 28/ioott 

PEINTURE. 

3 janvier- 19  septembre  : à Philippe  Meunier,  par- 
fait payement  de  1 1922^  3S  r]i,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  peinture  en  huile  qu’il  a fait  au  bâtiment 
neuf  de  Marly  en  1699  et  en  la  présente  année  (i4  p.) 

6922^  3S  7d 

3 janvier- 21  février  : à Tristan,  peintre,  sur  les  ou- 
vrages de  dorure  et  d’impression  de  blanc  à détrempe 

qu’il  a fait  au  château  de  Marly  (â  p.) 1 âoott 

3 janvier-28  novembre  : à Louis  Poisson,  peintre, 
à compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a fait  à 

Marly  (20  p.) 3700^ 

2-16  mav  : à Denis  Thury,  peintre,  à compte  des 
impressions  de  peinture  de  blanc  â huile  qu’il  lait  aux 
modelles  de  groupes  du  jardin  de  Marly  (2  p.).  . 200^ 
3i  octobre- 12  décembre  : à luy,  pour  l’ouvrage  qu’il 
a fait  aux  six  tableaux  qui  sont  au  dessus  des  portes  de 
l’apartement  de  Monsieur  et  de  Madame,  à Marly  (3p.) 
55ot+ 

Somme  de  ce  chapitre..  . ...  12772^  3“  7^ 
vernis. 

h avril- 19  septembre  : à Louis  Ciron,  peintre,  sur 
le  verny  qu’il  a posé  sur  la  menuiserie  des  nouveaux  bâ- 
limens  de  Marly  (3p.) ^ 3ooH 

SCULPTURE. 

3 octobre- 12  décembre  : à Thierrv,  sculpteur,  à 
compte  des  ornemens  en  pierre  qu’il  restaure  sur  les 
attiques  du  château  et  des  autres  bâtimens  de  Marly 

(6  p.) iSoott 

7 février  : à Jules  Degoullons,  sculpteur,  à compte 
des  modelles  de  contre-cœurs  et  des  ouvrages  de  sculp- 
ture qu’il  a fait  aux  bancs  de  pierre  du  jardin  du  châ- 
teau de  Marly 200tt 

U avril  : à luy,  Pierre  Taupin  et  André  Goupil,  sur 
la  sculpture  qu’ils  font  à la  menuiserie  des  aparlemens 

de  Marly 2oott 

/1  avril  : à Jean  Le  Pilleur,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  1800^  pour  deux  modelles  de  groupe  en  plâtre 
qu’il  a moulez  dans  le  jardin  de  Marly  en  1699..  5oott 
7 février  : aux  nommez  varin,  Desjardins,  Langlois, 
Thierry  et  Robert,  sculpteurs,  parfait  payement  de  6ooott, 
à quoi  montent  les  modelles  de  six  groupes  qu’ils  ont 


moulé  eu  plâtre  dans  le  jardin  du  château  de  Marly  en 
1699 âooH 

11  juillet- 12  décembre  : à Zephirin  Adam,  sculp- 
teur, pour  les  bouquets  de  feuilles  en  marbre  qu’il  a 
fait  pour  cacher  les  nudilez  des  six  figures  du  jardin  et 
bosquet  de  Marly,  et  autres  menus  ouvrages  et  restaura- 
tion d’ouvrages  de  sculpture  en  marbre  (2p.)....  88tt 

1 h novembre  : au  sr  Havard,  sculpteur,  pour  la  sculp- 
ture qu’il  a fait  d’une  bordure  de  tableau  de  l’aparte- 
ment du  Roy,  contenant  23  pieds  de  pourtour  sur  6 à 
7 pouces  de  large,  à raison  de  7tt  le  pied  courant.  . . 

161» 

21  mars-23  aousl  : à Noël  Jouvenet,  sculpteur,  pour 
les  six  vases  de  pierre  qu’il  a fait  pour  mettre  sur  les 
pilastres  des  trois  grilles  du  mur  de  clôture  du  petit  parc 
de  Marly  en  face  de  la  plaine  du  Trou  d’Enfer  (5  p.). . 

qoott 

19  septembre  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur,  parfait 
payement  de  1730^,  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il 

a faits  à Marly  en  1698  et  1699 63ott 

k avril  : à Mazièue  et  Deoieu,  sculpteurs,  pour  dix 
testes  ornées  de  leurs  coeffures  qu’ils  ont  fait  en  pierre 
au  pourtour  des  murs  des  deux  pavillons  nouvellement 

faits,  joignant  la  ramasse  de  Marly nôo11 

9 septembre  : à Hardy,  sculpteur,  sur  les  ouvrages 
de  rocaille  qu’il  a fait  et  fourni  aux  napes  de  la  cascade 

de  Marly 2.600^ 

19  septembre- 17  octobre  : à Drouard,  rocailleur, 
pour  les  ouvrages  de  rocaille  qu’il  a fait  par  changement 
à la  pièce  des  Quatre  gerbes  de  Marly  (2p.)....  5oott 
Somme  de  ce  chapitre 7829^ 

cordages. 

18  avril- 12  décembre  : à Estienne  Langlois,  cor- 
dier,  à compte  des  cordages  et  autres  marchandises  qu’il 
a fourni  au  magasin  de  Marly  pendant  les  six  derniers 
mois  1699  et  la  présente  année  1700  (6  p.)..  . i3oott 

CERCEAUX  ET  OZIER. 

7 mars -2  may  : à Henry  Millard,  tonnellier,  pour 
cinquante-sept  douzaines  1/2  de  grands  cerceaux  à cuve 
de  bois  de  fresne  et  de  bouMeau,  qu’il  a livrez  au  maga- 
sin de  Marly  (2  p.) 6i3tt 

28  novembre  : à Guillais,  pour  1 53  bottes  d’osier 
franc  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly 1 9 1 1+  0 s 

12  décembre  : au  sr  Caillé,  dit  La  Pommeraye,  pour 

72  bottes  idem 9°tt 

A Rernard  Pelletier,  pour  63  bottes  de  pelure  de 
tilleux  qu’il  a livré  au  magasin 12 â*1 
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17  janvier-  28  novembre  : à Charles  Mezillikr,  van- 
nier, pour  1 36  bottes  (l’osier  qu’il  a livrez  au  magasin 
de  Marly  (2  p.) . . . i56** 

16  may  : à luy,  pour  162  grandes  mânes  d’osier,  de 

2 pieds  1/2  de  diamettre  et  de  20  pouces  de  profondeur, 
qu’il  a livrées  aud.  magasin 121**  ios 

3 janvier- i3  juin  : à Noël  Maillot,  vannier,  pour 
A 0 7 gerbes  d’osier  franc  qu’il  a livré  au  magasin  de 

Marly  (A  p.) 443** 

28  novembre  : à luy,  pour  200  grandes  bottes  gar- 
nies de  leurs  bretelles,  livrées  idem îoo** 

Somme  de  ce  chapitre i838**  i55 

DIVERSES  DÉPENSES. 

7 février- i4  novembre  : à Pierre  Molière,  épicier, 
pour  la  chandelle , clous,  balais  et  autres  fournitures 
qu’il  a livrées  au  magasin  de  Marly  depuis  le  1 4 dé- 
cembre 1699  jusqu’au  i3  novembre  1700  (6p.) 

70 1**  1 is  6d 

17  janvier-16  may  : à Jean  Percheron,  taillandier, 

pour  les  vieux  outils  du  magasin  qu’il  a reforgez  et  ra- 
comodez  et  les  outils  neufs  qu’il  a fournis  aud.  magasin 
(7  p.) io48*t  17* 

17  janvier- 12  décembre  : à Mithonneau,  marchand 
de  fer,  pour  704  livres  de  fil  de  fer  qu’il  a livré  au  ma- 
gasin de  Marly  (2  p.).  263**  9’ 

7 février- 17  octobre  : à Thomas  Vitry,  fontainier, 
pour  les  outils  qu’il  a acheptez  pour  l’entretien  des  fon- 
taines du  château  (4p.) 1 g5t+  4S 

22  aoust  : à luy,  pour  avoir  entretenu  et  monté  l’hor- 
loge du  château  pendant  les  six  derniers  mois  1699  et 

les  sept  premiers  1700 5o** 

7 mars  : à Joseph  Prapeland,  Suisse  de  la  grille  du 
Trou  d’Enfer,  pour  son  dédommagement  des  arbres  frui- 
tiers et  autres  qu'il  avoit  acheptez  et  plantez  le  long  des 
murs  de  clôture  du  petit  parc  de  Marly,  qui  ont  esté  ar- 
rachez pour  y planter  de  la  charmille  et  des  ormes.  6ott 
16  may- n5  juillet  : à Bernard  Pelletier,  pour 
216  pioches,  n3  bêches,  800  hottes,  garnies  de  leurs 
bretelles,  et  le  mastic  qu’il  a livrez  au  magasin  (3  p.). 

52  îtt  4S 

3o  may  : à Charles  Amelot,  jardinier  de  Marly,  pour 
son  justàcorps  de  la  livrée  du  Roy  pendant  la  présente 

année îoo** 

3o  may -3  octobre  : à Legrand,  taillandier,  pour  les 
pioches  et  autres  outils  neufs  qu’il  a livrez  au  magasin 

(3  p.).. 4 1 7++  is 

i3  juin-  12  décembre  : à Estienne  Joly,  taillandier, 


pour  les  outds  qu’il  a réparez  et  les  neufs  qu’il  a livrez 
au  magasin  ( i3  p.) 1 8 5 8++  1 * 6a 

27  juin  : à Renaud,  épinglier,  pour  le  fil  de  fer  qu’il 
a fourni  au  château 196**  8’  id 

17  octobre  : à Le  Comte,  pour  les  outils  qu’il  a fourni 

à Amelot,  jardinier 3 1 3 tt  1 5 s 

12  décembre  : à Jacques  Dësoriers,  pour  cinq  justà- 
corps de  la  petite  livrée  du  Roy,  pour  cinq  portiers  des 
bosquets  du  jardin 90** 

16  may  - i4  novembre  : à Claude  Garnier,  grennetier, 
pour  110  septiers  de  graine  d’herbe  de  bas  pré  qu’il  a 
fourni  et  livré  au  magasin  de  Marly  (5p.) 55o** 

18  avril -i4  septembre  : à Jean  Gautier,  charbon- 

nier, pour  271  muids  de  charbon  qu’il  a livrez  au  ma- 
gasin de  Marly  en  1699  et  1700,  à raison  de  3*+  ios 
le  muid  (3  p.) q48**  1 os 

16  may  : à Le  Maire,  fayancier,  pour  un  millier  de 

carreaux,  fayance  d’Hollande,  qu’il  a fourni  au  magasin 
de  Marly 3oo** 

3i  octobre  : à Nicolas  Cardinal,  charon,  pour  les  ou- 
vrages qu’il  a livrez  au  magasin  de  Marly.  . . 258*1  1 4 ’ 

17  octobre-28  novembre  : à François  Gautier,  vui- 

dangeur,  à compte  de  la  vuidange  des  fosses  d’aysances 
du  château  de  Marly  (4  p.  ) q5o** 

21  février:  à Jean  Varisse,  ramonneur  de  cheminées, 
pour  les  cheminées  qu’il  a ramonnées,  visitées  et  raco- 
modées  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  pendant 
les  six  derniers  mois  1699 296**  i6s 

16  may  : à Jean  Padelain,  autre,  pour  les  mêmes  ou- 
vrages pendant  les  trois  premiers  mois  1700..  i4o*+  7” 

18  avril- 19  septembre:  à Jacques  Aymond,  battefier, 

pour  2034  muids  de  sable  de  rivière  qu’il  a livré  à 
Marly  (10  p.) 2o4i**  7' 

i4  novembre  : à luy,  pour  avoir  arraché  les  joncs  au 
pourtour  de  l’étang  du  Trou-d’Enfer i65** 

4 avril- 5 septembre  : au  sr  Jacques  Trippier,  chi- 
rurgien à Marly,  par  gratification,  en  considération  des 
pence  mens  qu’il  a fait  aux  ouvriers  qui  ont  esté  blessez 
dans  les  bâtiuiens  et  travaux  de  Marly  pendant  les  six 
derniers  mois  1699  et  les  six  premiers  1700  (3  p.). . . 
4oo** 

17  octobre  : à luy,  pour  ses  apointemens  du  troisième 

quartier,  à raison  de  5oo**  par  an 1 a5+t 

3o  may  : à luy,  pour  les  drogues,  médicamens  et 
nourriture  qu’il  a fourni  auxd.  ouvriers  blessez  en  1699  . 

4 oo** 

Somme  de  ce  chapitre îaSqi**  5*  td 
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entretennemens  de  marly. 

3 janvier  : à Julien  Lory,  borlogeur,  pour  1’enlretien 

de  l’horloge  du  château  pendant  1699 âo^ 

17  janvier-17  octobre  : à Guillaume  Dunet,  preneur 
de  taupes  à Marly,  pour  les  six  derniers  mois  1699  et 
les  neuf  premiers  1700  qu’il  a été  employé  (4p.).... 

1 3 7+t  105 

21  février- 0 juin  : à François  Lavechef,  dit  Duparc, 
jardinier,  ayant  l’entretien  du  jardin  du  château  de 
Marly  et  de  tous  les  plans  des  dehors  dud.  château,  pour 
led.  entretien  pendant  les  quatre  premiers  mois  1700  et 
les  vingt  premiers  jours  de  may  (5p.)...  6210+1  G 8d 
11  juillot-7  novembre  : à Charles  Asielot,  à la  place 
dud.  Duparc,  pour  les  dix  derniers  jours  de  may  et  les 

cinq  mois  suivans  (5p.) 71  23++  5S 

21  février -7  novembre  : à Louis  Garnier,  jardinier, 
ayant  l’entretien  des  hauteurs  du  parc  dud.  château, 
pour  led.  entretien  pendant  les  dix  premiers  mois  1700 

(10  p.) 9600++ 

k avril -17  octobre  : à Zephirin  Adam,  sculpteur,  pour 
l’entretien  des  figures,  bustes  et  vases  de  marbre  du 
jardin  de  Marly  pendant  le  mois  de  décembre  1699  et 

les  neuf  premiers  1700  (3p.) 333++  6S  8d 

9 may -17  octobre  : à Thomas  Vitp.y,  fontainier,  pour 
l’entretien  des  fontaines  et  recherches  des  plombs  sur 
la  terrasse  du  château  et  pavillons  de  Marly  pendant 

les  trois  premiers  quartiers  1700  (3p.) i5oo++ 

A Dubourg,  dit  La  Montagne,  compagnon  fontainier, 
pour  ses  gages  pendant  le  même*  temps  (3  p.). . . 750++ 
A Joseph  Loyseleur  , garçon  fontainier,  pour  ses  gages 

pendant  le  même  temps  (3  p.) 5g6++  i33  4d 

A Liénard  Mimpon,  dit  La  Roche,  autre,  pour  idem 

(3p.) 4o5++ 

3o  may  - 7 novembre  : à Gilles  Le  Moyne,  pour  l’en- 
tretien des  robinets,  soupapes  et  ajutages  des  fontaines 
et  réservoirs  du  jardin  et  dépendances  pendant  les  trois 

premiers  quartiers  1700  (3  p.) 450++ 

A Gilles  Charuel,  pour  celuy  des  couvertures  de  la 
dépendance  dud.  château  pendant  le  même  temps  (3  p.) 

600 

A Drouard,  rocailleur,  pour  celuy  des  rocailles  pen- 
dant le  même  temps  (3p.) ig5o++ 

25  juillet  : à Nicolas  Bailly,  pour  l’entretien  des 
bronzes  sur  les  ligures  et  vases  dud.  jardin  pendant  les 

six  premiers  mois  1700 25o++ 

ier  aoust-17  octobre  : à Henry  Chapelain,  garçon 

fontainier,  pour  cinq  mois  de  ses  gages  (a  p.).  . . 9 9 5+1 


A Barthélemi  Laurens,  autre,  pour  ses  gages  pen- 
dant le  même  temps  (2p.) i83++  6’  8d 

19  septembre-17  octobre  : à Jean  Loitron,  jardinier 
fleuriste,  pour  l’entretien,  plant  et  culture  des  fleurs 
rares  et  autres  du  nouveau  jardin  de  Marly,  depuis  le 
mois  de  may  jusqu’au  mois  de  septembre  (2  p.).  625++ 
Somme  de  ce  chapitre 93879+13*  4d 

journées  d’ouvriers  de  marly. 

3 janvier-ia  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé en  la  dépendance  du  château  de  Marly  depuis  le 
10  décembre  1699  jusqu’au  mois  de  décembre  1700 

(28  p.) 1 1 Zi 88+t  is 

A ceux  qui  ont  travaillé  aux  magasins  des  démolitions, 

pendant  le  même  temps  (27  p.) /1 9 7 6 tt  ias6d 

Aux  hocherons  et  voituriers  qui  ont  transporté  des 
perches  de  la  forest  dans  le  jardin  de  Marly  (8  p.) . . . 

2432++  1* 

7 février-18  avril  : à ceux  qui  ont  travaillé  dans  le 

jardin  de  Marly  (5  p.) 2383'+  i8!  iod 

2 may- 28  novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à divers 
menus  ouvrages  dans  la  dépendance  du  château  (16  p.) 

2g45++  4d 

3-17  octobre  : aux  compagnons  rocailleurs  et  autres 
qui  ont  travaillé  au  changement  de  la  nape  à revers  de 


la  pièce  des  Quatre  gerbes  (2  p.) 345++  6“  6d 

Somme  de  ce  chapitre 2/1571++  /is  ad 


CHATEAU  DE  NOISY. 

TERRASSES  et  jardinages. 

11  juillet  : à M.  le  marquis  de  Surville,  pour  le  la- 
bour et  régallement  de  terre  qu’il  a fait  faire  par  les 
soldats  du  régiment  du  Roy  à l’ancienne  garenne  de 

Noisy 5ooH 

21  février  : à Julien  David,  terrassier,  pour  le  sable 
commun  qu’il  a voiture  et  répandu  dans  les  allées  du 

potager  de  Marly g4++ 

A Pierre  Maiieux,  voiturier,  pour  le  sable  qu’il  a voi- 
turé  du  bout  du  village  de  Noisy  à l'entrée  du  potager. . 

282++ 

21  mars  : à Honoré  Godard,  pour  2 23  sommes  de 

fumier  qu’il  a livré  dans  le  potager 66++  18* 

3o  may-i3  juin  : à Guillaume  Lallemand,  pour 
transport  de  terres  et  gravois  provenant  de  la  démolition 
du  mur  de  terrasse  derrière  le  château  et  régallement 
de  l’allée  en  face  du  château  (2  p.) 8o+l  5 3 
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a 7 juin  : à Nicolas  Béguin,  pour  ouvrages  de  terrasse 

u4** 

19  septembre- 17  octobre  : à François  Thierry, 
Pierre  Thierry  et  Pierre  Hersant,  jardiniers,  pour 
l’entretien  du  jardin  potager  de  Noisv,  du  mois  de  mai 


au  mois  de  septembre  1700  (2p.) 3 33H  6‘  8d 

Somme  de  ce  chapitre 1/170*+  9"  8d 

SERRURERIE. 


21  février  : à René  La  Loue,  serrurier,  pour  ou- 
vrages et  réparations  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château 
de  Noisy  et  dépendance,  pendant  le  mois  de  janvier..  . 
4 2**  9* 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  NOISY. 

3 janvier- 2 5 juillet  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé 

en  la  dépendance  du  château  de  Noisy  depuis  le  10  dé- 
cembre 1699  jusqu’au  1 5 juillet  1700  (i5  p.) 

a33a**  i55  iod 

MACHINE  DE  LA  RIVIÈRE  DE  SEYNE. 

MAÇONNERIE. 

14  mars-a3  may  : à Sylvain  Pergot,  pour  la  maçon- 

nerie du  mur  du  château  proche  la  Machine  (6p.).... 
5d 

6 juin-18  juillet  : à luy,  pour  la  main  d’œuvre  des 
murs  de  la  Machine  (3  p.) 3a8**  i3s 

4 juillet- 10  octobre  : à luy,  pour  la  main  d’œuvre  de 

la  maçonnerie  qu’il  a fait  au  rétablissement  de  pieds 
droits  de  pierre  de  taille  des  rigolles  sous  les  grands 
chevalets  (3  p.) 376** 

1 5 aoust  : à luy,  pour  la  main  d’œuvre  *de  la  démoli- 
tion et  rétablissement  de  la  maçonnerie  qu’il  a fait  au 
pourtour  des  murs  du  réservoir  de  Valenlinay.  176**  6 3 3d 

29  aoust  : à luy,  pour  ses  ouvrages  sur  la  grande 
digue  de  la  Machine ao4*t  ios 

2 4 octobre -5  décembre  : à luy,  pour  réparations  de 
maçonnerie  de  l’aqueduc  de  La  Selle  et  en  divers  en- 
droits de  la  Machine  (3  p.). . . 54o**  i8s  8d 

25  avril  : à Claude  Tardieu,  pour  la  pierre  tendre 
et  dure  qu’il  a taillée  pour  faire  la  réparation  des  ri- 
golles sous  les  grands  chevalets  de  la  Machine.  35**  i43 

4 juillet  : à Robert  Dubray,  pour  la  maçonnerie  en 
plâtre  qu’il  a fait  par  changement  aux  cheminées  et 

cloisons  des  grandes  forges  au  bas  de  la  Machine 

io3**55iod 

10  janvier- i4  février  : à Denis  Anceau,  fontainier, 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


parfait  payement  de  33 16**  i33  4d,  à quoy  montent  les 
conduites  qu’il  a faites  depuis  la  petite  tour  de  la  Ma- 
chine jusqu’au  réservoir  de  la  grande  tour  (2  p.) 

61 6*»  i3s  4d 

28  février- 28  mars  : à Henry  Le  Vanneur,  pour  le 
moilon  qu’il  a livré  et  employé  dans  les  rempiétemens 
qui  soutiennent  les  terres  des  isles  depuis  la  digue  de 
Croissy  jusqu’à  la  Machine,  et  la  terre  glaise  transportée 
en  bateau  pour  garnir  le  devant  de  la  digue  de  Chaton 
(2  p.) 253**  105 

9 may- 21  novembre  : à Antoine  IIémont,  pour  le 

caillou  de  meulière  et  le  moilon  qu’il  a voituré  pour  les 
réparations  en  divers  endroits  delà  Machine  (3  p.). . . . 
197** 

ier  aoust  : à Catherine  Guillaume,  pour  la  voiture 

d’un  cent  et  demi  de  moilon.  . . 32**  103 

ier- 29  aoust  : à Fessart,  dit  Deslauriers,  pour  le 
caillou  de  meullière  qu’il  a livré  et  autres  ouvrages  pour 
le  rétablissement  du  mur  du  réservoir  de  Valenlinay,  et 
terres  transportées  dans  la  plate-forme  et  pourtour  du 
belvéder  devant  ia  grille  de  Marly  (3  p.) 35g** 

10  octobre  : à Pierre  Düval,  pour  4 journées  d’une 

voiture  à quatre  chevaux  qu’il  a employée  à voiturer 
de  la  pierre  de  taille  pour  les  murs  d’appuy  de  la  nou- 
velle clôture 2 5** 

21  novembre  : à Charles  Delaunay,  pour  la  pierre 
dure  qu’il  a livré  pour  débiter  en  tablettes,  pour  couvrir 

les  murs  d’appuy  de  la  nouvelle  clôture iô5*+  123 

A Jean  Giret,  pour  466  pieds  1/2  de  sciage  qu’il  a 

fait  desd.  tablettes ." a 1 6**  1 2*  6d 

28  février-18  juillet  : à Jacques  Lefebvre,  pour  le 
moilon  qu’il  a fourni  pour  la  construction  du  mur  que 
le  Roy  a ordonné  de  faire  proche  la  Machine,  du  côté  de 

Saint-Germain  (9p.) 1 3 1 6**  103 

4 juillet -1e1’  aoust  : à luy,  pour  la  pierre  de  vergelé 
de  carrière  et  du  libage  qu’il  a livré  pour  la  réparation 
de  la  grande  digue  et  pour  les  travaux  de  ia  Machine 

(2p.) 483**  1 2* 

i5  aoust- 7 novembre  : à luy,  pour  avoir  voituré  des 
bois  courbes  de  chesne  et  du  moilon,  pris  dans  la  forest 
de  Monfort  l’Amaury  pour  la  réparation  des  ouvrages  de 

la  Machine  (2  p.) 375**  17’ 

10  janvier- 5 décembre  : à Barthélemy  de  la  Roue, 
pour  la  chaux  qu’il  a livré  dans  le  magasin  de  la  Ma- 
chine, à 27**  le  muid  (12  p.) i5i4**  103 

9 may  : à Pierre  Dijon,  pour  la  chaux  qu’il  a livré 
pour  le  mur  de  clôture  que  le  Roy  fait  faire  prèz  la  Ma- 
chine, à 26+*  le  muid 5a** 

ier  aoust- 7 novembre  : à Jean  Thierry,  pour  la  voi- 

4a 
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ture  de  la  chaux  et  du  sable  qu’il  a fait  pour  le  rétablis- 
sement des  murs  du  réservoir  de  Valentinay,  pour  trans- 
port de  terres  franches  pour  remplir  les  affaissemens 
au-dessus  du  réservoir  de  Lucienne  et  pour  le  nettoye- 

ment  de  l’aqueduc  de  La  Selle  (3p.) î 4’ 

99  aoust  : à Antoine  Hémont,  pour  53o  sommes  de 
sable  de  rivière  qu’il  a livré  pour  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie de  la  Machine 531! 

1 2 septembre  : à luy,  pour  son  remboursement  d’une 
nacelle  qu’il  a acheptée  pour  servir  à passer  dans  les 

isles  pour  le  service  de  la  Machine 3att 

Somme  de  ce  chapitre. 82^1 3tt  4 5 

TERRASSES. 

28  mars-11  avril  : à M.  nu  Barail,  capitaine  com- 
mandant du  3e  bataillon  du  régiment  du  Roy,  pour  jour- 
nées de  soldats  employez  à faire  des  trous  pour  planter 
des  ormes  de  la  pelouze  au  dessus  de  Lucienne  (2p.) 

4n9tt  2*  6d 

6 juin- 4 juillet  : à M.  le  marquis  de  Surville,  colo- 
nel dud.  régiment,  pour  les  régallemens  des  terres  que 
les  soldats  dud.  régiment  ont  fait  pour  régaler  la  pelouse 
et  allée  du  devant  de  la  grille  de  Marly  (3  p.).  aooott 
4 juillet  : à luy,  pour  le  payement  des  soldats  qui  ont 

espierré  et  ratissé  lad.  pelouse 267N  8’ 

ier  aoust  : à luy,  pour  ouvrages  au  glacis  du  belvéder 
et  autres  endroits  des  environs  de  la  grille  de  Marly. . . 

i8att  i5* 

1 4 février  - G juin  : à Claude  Gambon  , terrassier,  pour 
les  terres  qu’il  a rechargées  sur  la  tranchée  des  conduites 
entre  les  réservoirs  de  Marly  et  de  Lucienne,  et  autres 
ouvrages  qu’il  a faits  en  la  dépendance  de  la  Machine 

(4  p.) 485H  19"  9d 

4 juillet  : à luy,  pour  les  terres  qu’il  a enlevées  sur  le 
bord  de  Carrière  au-dessous  de  la  demie  lune.  200^  5S 
28  mars- 25  avril  : à Jean  Thierry,  terrassier,  pour 
334  toises  1/2  de  terres  cube  qu’il  a enlevé  vis-à-vis  la 
grille  de  Marly  pour  planter  les  ormes  de  la  pelouse  au 

dessus  de  Luciennes  (3  p.) 869^ 

9 may-i5  aoust  : à luy,  pour  les  terres  qu’il  a enle- 
vées et  autres  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a fait  en  di- 
vers endroits  de  la  dépendance  de  la  Machine  (6  p.). 

i209tt  165  8d 

26  septembre  : à luy,  pour  les  terres  qu’il  a fouillées 
et  enlevées  au-dessous  du  mur  de  clôture  que  le  Roy  a 
fait  faire  proche  la  Machine  pour  élargir  la  terrasse 

derrière  le  gros  mur  du  côté  de  Prunay 276^ 

21  novembre -5  décembre  : à luy,  pour  les  terres 


qu’il  a remuées  et  enlevées  sur  les  hauteurs  de  la  Ma- 
chine (2  p.) 27 4H  9J  4d 

12  septembre  : à luy  et  Deslauriers,  pou:*  les  terres 
qu’ils  ont  enlevées  pour  dresser  les  glacis  de  la  terrasse 
du  réservoir  de  Lucienne  du  côté  de  la  peloize  et  pour 

les  terres  régallées  et  dressées  en  glacis  aud.  coslé 

375N 17’ 

26  septembre  : aud.  Deslauriers,  pour  les  terres 
qu’il  a applanies  et  régallées  sur  les  talus  aux  deux 

bouts  du  réservoir  de  Lucienne  du  côté  du  camp 

1 5itt  175 

4 juillet- 26  septembre  : aux  nommez  Rigollet  et 
Hachard,  pour  les  corroys  qu’ils  ont  faits  au  pourtour 
du  réservoir  de  Lucienne,  y compris  25ott  par  gratifica- 
tion en  considération  de  la  perte  et  dommage  que  leur 
ont  causé  deux  orages  pendant  le  temps  qu’ils  ont  fait 

lesd.  ouvrages  (6p.) 6i42tt  ns  8d 

Somme  de  ce  chapitre 12865^  i’  4d 

charpenterie. 

10  janvier- 11  avril  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La 

Porte,  charpentier,  parfait  payement  de  n4oott  pour 
l’entretien  qu’il  a fait  aux  charpentes  et  mouvemens  de 
la  Machine  pendant  l’année  1699  (7  p.) 34oott 

11  avril- 29  aoust  : à luy,  pour  les  bois  d’augmenta- 

tion qu’il  a employez  dans  le  fonds  des  coursières  et 
autres  endroits  de  la  Machine  pendant  1699  (3  p.).  . . 
1 261 H 5 3 6d 

25  avril- 23  may  : à luy,  pour  l’entretien  et  les  bois 
employez  dans  les  isles,  depuis  la  Machine  jusqu’à  Be- 

zons,  pendant  1G99  (3p.) i3i5tt  5* 

6 juin -5  décembre  : à luy,  à compte  de  l’entretien 
de  la  Machine  pendant  l’année  1700  (i4  p.).  . . 7000** 
24  janvieB-29  aoust  : à Claude  Yiat,  scieur  de  long, 
pour  le  sciage  de  bois  de  chêne  croche  débité  en  em- 
brassures  pour  la  provision  des  roues  de  la  Machine 

(2  p.) 1 2ott  33  4d 

i4  février  : à Pierre  Prouvais,  charpentier,  pour  une 
corde  de  vieux  bois,  qu’il  a livré  pour  employer  à fondre 
les  vieux  plombs  de  démolition,  et  remboursement  des 

outils  de  menuiserie  qu’il  a acheptez 2 1 

2 5 avril- 21  novembre  : à Laurens  Bernier,  pour  les 
planches  de  bois  de  sapin  et  de  chesne  qu’il  a livrez  pour 
raccomoder  les  portes  et  contrevents  des  bâtiments  de  la 
Machine  et  pour  planches  de  batteau  qu’il  a livrées  (2p.) 

9ott  103  8d 

6 juin  : au  sr  Saunier,  marchand  de  bois,  pour  deux 
poutres  qu’il  a fourni  pour  la  grande  forge  sur  la  ri- 
vière  120*1 
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h juillet,:  à Julien  Foucqueré,  charpentier,  pour  les 
bois  de  charpente  qu’il  a faits  et  fournis  pour  l’agrandis- 
sement des  grandes  forges  au  bas  de  la  Machine 

3ioM  i53 

i5  aoust  : à Antoine  Flamand,  pour  quatre  voyages 
qu’il  a faits  dans  la  forest  de  Montfort  l’Amaury,  pour 

choisir  et  faire  charger  des  bois  courbes . 3o*t 

A Joseph  Thomas,  pour  i35  solives  ou  pièces  de  bois 
courbes  de  chêne , livrés  pour  débiter  en  courbes  et  cour- 

billons  pour  les  provisions  de  la  Machine 297^ 

Somme  de  ce  chapitre. . . . i3g65tt  193  6d 

CUIRS. 

10  janvier-  2 4 octobre  : à Pierre  Nollant,  corroyeur, 
pour  douze  cuirs  tannez  qu’il  a livrez  au  magasin  de  la 

Machine,  à 3oH  pièce  (6p.) 36ott 

2/1  janvier  : à Ladouze,  de  Sedan,  pour  son  rembour- 
sement des  A'oilures  de  Liège  à Sedan  et  droils  d’entrée 
du  royaume  qu’il  a payez  pour  tous  les  cuirs  et  clous  de 
Liège  et  escoupes , qui  sont  venus  pour  la  Machine  pendant 
l’année  dernière,  et  pour  les  voyages  et  peines  qu’il  a 
pris  à la  réception  et  envoy  desd.  marchandises,  4t  itt  63 
28  février- 10  octobre  : au  sr  Clerx,  pour  son  rem- 
boursement de  cuirs  forts,  clouds  à piston  et  des  droits 
de  sortie  de  Liège  qu’il  a payez  à la  veuve  Bleret  pour 

la  Machine  (6  p.) 2i3oN  6S  2d 

28  février- 10  octobre  : à Claude  Montaudoin,  pour 
son  remboursement  de  la  voiture,  de  Sedan  à Paris, 
desd.  cuirs  et  clouds,  droits  du  Roy  et  autres  frais  (4  p.) 
i3itt  53 

2 3 may  : au  sr  Vanderiiulst,  pour  dix  barils  do  bray, 
à 2 5tt  le  baril,  six  barils  de  goudron  et  un  baril  d’huile 

de  rabelte  qu’il  a livrez  à la  Machine 4i4** 

5 décembre  : à Claude  Robin,  pour  douze  cuirs  de 

vache  qu’il  a ivrez 120*1 

Somme  de  ce  chapitre 3566tt  17’  2d 

couverture. 

1 4 février -7  novembre  : à Gilles  Charruel,  cou- 
vreur, pour  l’entretien  des  couvertures  d’ardoise  et  de 
tuile  des  bâtimens  de  la  Machine  pendant  le  dernier 
quartier  1699  et  les  trois  premiers  1700  (4  p.). . 5oott 

20  juin  : à luy,  pour  ouvrages  et  réparations  de  cou- 
verture, outre  son  entretien,  pendant  1699,  janvier  et 
février  1700 • H7ttii38d 

2 4 octobre  : à luy,  pour  la  couverture  de  tuile  neuve 

qu’il  a fait  d’augmentation  aux  grandes  forges  au  bas  de 
la  Machine  pendant  la  présente  année 202**  103 

Somme  de  ce  chapitre 820**  13  8d 


serrurerie. 

10  janvier- 1 4 février  : à Philippe  Renault,  serru- 
rier, parfait  payement  de  5352**  173,  à quoy  montent 
les  fers  de  provision  qu’il  a laissez  au  magasin  pour  le 
service  de  la  Machine  (3  p.) i352**  175 

i4  février  : à luy,  pour  les  fers  d’augmentation  qu’il 
a fournis  aux  équipages  des  pompes  des  pièces  d’eau  de 
Marly,  et  autres  ouvrages  de  la  Machine  auxquels  il 
n’étoit  point  obligé  par  son  marché 177**  i53  6d 

10  janvier  : à Joseph  Rouillé,  serrurier,  pour  les  ou- 

vrages de  serrurerie  qu’il  a faits  et  fournis  à la  Machine 
pendant  les  trois  derniers  mois  1699 8o5**  163  6d 

24  janvier- 1 4 mars  : à luy,  parfait  payement  de 
4ooo**  pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  ouvrages  de  forge 
et  de  serrurerie  pendant  les  six  derniers  mois  1699 
(3  p.) i5oo** 

28  mars  : à luy,  pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  fers 
du  fonds  et  costez  des  coursières  de  la  grande  digue, 
des  digues  et  rempiètemens  des  isles,  depuis  la  Machine 
jusqu’à  Bezons,  et  des  manivelles  pendant  les  six  der- 
niers mois  1699 600** 

11  avril- 5 décembre  : à luy,  à compte  de  l’entretien 

des  ouvrages  de  forge  en  1700  (18  p.) 7000** 

i4  février- 12  septembre  : à Guillaume  Lamperier, 
pour  la  ferrure  des  boules  des  pistons  et  clapets  qu’il 
a fait  pour  les  puisards  de  la  Machine,  fourniture  de 
trente  ratcaux  de  fer  pour  espierrer  et  ratisser  la  pe- 
louse vis-à-vis  la  grille,  la  serrurerie  des  portes  et  croi- 
sées do  la  Machine,  et  autres  ouvrages  (5  p.  ) . 5oo*t  b3 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 g36+t  i43 

menuiserie. 

11  avril  : à Toussaint  Michel,  menuisier,  pour  287 
boules  de  piston  de  bois  de  charme  et  huit  tampons 
qu’il  a livrez  pour  les  corps  de  pompe  des  puisards  de 
la  Machine,  et  autres  ouvrages 2 1 8+t  1 1 3 

24  octobre  : à Pierre  Poisson,  autre,  pour  la  menui- 
serie qu’il  a faite  et  fournie  à la  grande  et  petite  porte 
de  la  nouvelle  clôture  que  le  Roy  a fait  faire  proche  la 


Machine 77**  103 

Somme  de  ce  chapitre 296*+  i3 


vitrerie. 

7 novembre  : à Pierre  Cossette  , pour  les  ouvrages  et 
réparations  de  vitres  qu’il  a fait  aux  bâtimens  de  la  Ma- 
chine   1 4 4*t  43  3d 

42  . 
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PLOMBERIE. 

a 4 janvier- 1 4 février  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
parfait  payement  de  2 38ott  19*  2d  pour  les  plombs  qu’il 
a livrez  pour  les  conduites  de  la  petite  tour  au  nouveau 
regard  du  réservoir  de  Lucienne  et  autres  endroits  de  la 
Machine  (2  p.) 58ott  19’  ad 

PAVÉ. 

2/1  janvier-  1 4 février  : à Louis  Regnouf,  paveur,  par- 
fait payement  de  999^  5 3 5d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépendance  de  la  Machine 
(9p.) *99tt5s5d 

CHARBON. 

10  janvier  : à Jean  Gautier,  charbonnier,  pour 
3o  muids  1/2  de  charbon  de  bois  qu’il  a livrés  au  ma- 
gasin de  la  Machine - 1 1 ott  55 

ouvrages  de  cuivre. 

1/1  mars- 7 novembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
pour  l’entretien  des  ouvrages  de  cuivre  de  la  Machine 
pendant  les  trois  derniers  mois  1699  et  les  neuf  pre- 
miers 1700  (Zi  p.) i4oott 

chandelles  et  pots  à brûler. 

10  janvier-  12  septembre  : à François  Renault,  chan- 
dellier,  pour  les  chandelles  et  pots  à brûler  qu’il  a livrés 
à la  Machine  en  1699  1100  (3  p.) 857tt  3S  6d 

cordages. 

2/1  janvier  : à Jean  de  la  Hogue,  pour  55o  livres  pe- 
sant de  vieux  cordages  gaudronnez  qu’il  a livrés  pour 
faire  du  calfas  pour  les  joins  des  haches  des  puisards  de 
la  Machine 4itt5s 

DIVERSES  DÉPENSES  DE  LA  MACHINE. 

28  mars  : à Jean  Grosnier,  pour  vingt  journées  qu’il 
a esté  employé  à ayder  à arpenter  et  indiquer  les  terres 
qui  ont  esté  données  en  échange  aux  habitans  de  Lu- 
cienne  3ott 

A Antoine  Hémont,  pour  une  grande  nacelle  qu’il  a 
acheptée  à Paris  pour  les  besoins  de  la  Machine,  équi- 
pages de  lad.  nacelle  et  voyages  à Paris 4itt  i6s 

2 5 avril  : à Saint-Quentin,  pour  les  soins  qu’il  a pris 
à planter  les  ormes  de  la  pelouse  vis-à-vis  la  grande 
grille  de  Marly 6ott 

9 may  : à Charles  Mezillier,  vannier,  pour  les 


hottes,  corbeilles  et  clayes  d’osier  qu’il  a livrez  à la  Ma- 
chine   4 IxW  g* 

2 3 may  : à Noël  Bissonnet,  pour  les  perches  de  bois 
de  châteignier  qu’il  a livré  pour  les  ormes  et  pour  faire 
des  piquets  pour  tirer  les  allignemens  et  dresser  le  ter- 
rain de  la  pelouze,  vis-à-vis  de  la  gtiile  de  Marly.  Agtt 

20  juin  : à André  Bocantin,  pour  un  cent  d’escoupes 

qu’il  a acheptées  pour  les  travaux  de  la  pelouze,  vis-à-vis 
la  grille  de  Marly i2  3tt 

4 juillet  : à Louis  Legrand,  taillandier,  pour  une  dom 
zaine  de  pioches  et  autant  de  bêches  qu’il  a livrez  pour 

les  ouvrages  de  lad.  pelouze 36tt  i5* 

26  septembre  : à Jean  Cagneux,  pour  22b  terrines 
neuves  qu’il  a livrées  pour  servir  à éclairer  les  ouvriers 
de  veille  qui  gardent  la  Machine 33tt  15* 

21  novembre  : à Jean  Padelain,  p»ur  avoir  ramonné 

47  cheminées ...  — . . igtt  g* 

Somme  de  ce  chapitre..  ...  435^  3» 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  LA  1ACHINNE. 

10  janvier- 5 décembre  : aux  chanentieirs,  serruriers 
et  autres  ouvriers  employez  à la  jou’née  du  Roy  pour 
l’entretien  de  la  Machine  et  pour  déilayer  les  terres  de 

l'aqueduc  de  La  Selle  (26  p.) 13916^  11  4d 

28  mars -25  avril  : à ceux  qui  on  voiluiré,  avec  des 
chevaux  de  somme,  de  la  terre  franch'  pouir  mettre  dans 
les  trous  où  l’on  doit  planter  des  <rmes  à la  pelouse 
au  dessus  de  Lucienne,  et  pour  les  rétentions  du  réser^- 

voir  de  Valenlinay  (3p.) 769+t  175  8d 

26  septembre  : à ceux  qui  ont  troaillé  par  extraor- 
dinaire aux  réparations  du  fonds  et  cdez  de;s  coursières , 

et  autres  ouvrages 109^  4‘ 

Somme  de  ce  chapitre i4r795tt  3’ 

CHÂTEAU  DE  FONTAINlBLEAlU, 


MAÇONNERIE. 

7 mars -4  avril  : à Mathurin  Hf.rant,  entrepreneur, 
parfait  payement  de  3o4ott  5S,  à quy  mornlent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a faits  enla  dépendance  du 

château  de  Fontainebleau  (2  p.) 44ott  5* 

i4  novembre  : à Jacques  Varigdn,  entrepreneur, 
pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ia  faitss  au  château 

de  Fontainebleau 3ooott 

7 mars -4  avril  : à Jean  Pauly,  eirepretneur,  parfait 
payement  de  3029+t  3\  à quoy  montât  les;  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a faits  aud.  châteaien  1(699  (3  P-)- 
] 999tt  3* 
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7 mars- ai  novembre  : à luy,  à compte  des  ouvrages 
qu’il  fait  aud.  chiteau,  pour  l’année  1700  (i3  p.).  . . 

g4oott 

Somme  de  ce  chapitre 1 A 7 6 9^  8S 

IABOUKS  ET  JARDINAGES. 

2 4 janvier  : à Gitton  et  Laglaine,  parfait  payement 
de  68ott,  à quov  monte  le  labour,  fumage  et  semage  qu’ils 
ont  faits  aux  onze  parquets  des  plaines  des  environs  de 

Fontainebleau  perdant  1 699 1 70** 

6 aviil  : à Hauteclair,  entrepreneur,  pour  deffriche- 
mens,  labours,  regarni ssemens  de  plants  et  autres  ou- 
vrages qu’il  a fai  s dans  l’enceinte  des  palis  de  la  forest 
de  Fontainebleau,  depuis  1687  jusqu’en  1696,  outre 
ceux  dont  le  parlait  payement  luy  a esté  cy-devant  fait 

3466^  1 os  8d 

2 4 janvier -6  min  : à Louis  Desbouts,  jardinier,  à 
compte  de  la  charmille  qu’il  remplace  en  divers  endroits 
du  parc  de  Fonlamebleau  (5  p.). ..........  . 1600^ 

A Gabriei  Desiouts,  à compte  de  la  charmille  qu’il 
remplace  dans  leparc  de  Fontainebleau  (4  p.).  . 760^ 
Somme  dî  ce  chapitre 5g86tt  105  8d 

VUVRAGES  DE  TERRASSE. 

10  janvie'r-3  ictobre  : à Simon,  terrassier,  à compte 
des  ouvrage.'S  de  errasse  qu’il  fait  dans  le  parc  de  Fon- 
tainebleau (9  !>•) SoooN 

10  janvier-  6 u[n  . ^ }Uy;  sur  ]es  rout|;es  qU’j}  fait ^ 

tant  dans  lc;s  planes  que  gans  jes  futayes  et  taillis  de  la 

forest  de  Fointainqqeau  (g  p ,) goooN 

10  janvier- 3 octobre  : à Julien  Poinsart,  carrier,  à 
compte  des  roches  qu’il  casse  et  des  routtes  qu’il  fait 

dans  lesd.  rmcher(n  p.) 43oott 

10  janvier -9  may  : à Nicolas  Martin,  terrassier,  à 
compte  du  rétabissement  des  routtes  de  quaire  pieds, 
qu’il  fait  d;ans  1 forest  du  château  de  Fontainebleau 

(4  p.) 35ott 

4 avril  : à luy  parfait  payement  de  i24tt  105  pour  les 
treillages  qui’il  a aits  dans  le  parc  du  château  . 64tt  ios 
10  janvier -1 4 mars  : à Guilliminet,  carrier,  acompte 
des  routes  qju’il  lit  dans  les  rochers  de  la  forest  de  Fon- 


tainebleau ( 3 p. 6oott 

Sonnme  e ce  chapitre 1 1 3 1 4 H 1 os 


CHARPENTERIE. 

7 mars-/4  avil  : à Bonnaventure  Mortillon,  char- 
pentier, pari-fait  pyement  de  74  îtt  8S,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de:  cfoarenterie  qu’il  a faits  au  château  de  Fon- 
tainebleau een  169  (2  p.) 34itt8’ 


2 5 avril- 29  aousl  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  la  présente  année  1700  (6  p.) 25oott 

7 — 1 4 mars  : à Berp.urier,  charpentier,  parfait  paye- 
ment de  564tt  19®,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  char- 
penterie qu’il  a faits  aud.  château  en  1699  (2  p.)  . . . . 

364tt  1 9* 

9 mav-i5  aoust  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  châ- 
teau, aux  palis  et  parquets  de  la  forest  (3  p.). . . 35ott 
i4  mars  : à Tiger,  charon,  pour  les  ouvrages  de 
charonnage  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Fontainebleau  pendant  1699 128^  i4-‘ 

4 avril -5  septembre  : à de  Longe,  charpentier,  à 
compte  de  la  charpente  qu’il  fait  en  la  dépendance  du 

château  de  Fontainebleau  (4p.) 1 îoo** 

Somme  de  ce  chapitre 4780^  is 

COUVERTURE- 

i4  mars  : à Jacques  Grognvet,  couvreur,  parfait  paye- 
ment de  a 7 5++  5S,  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a 
faits  en  la  dépendance  du  château  de  Fontainebleau.  . 
1 25^  5! 

3 octobre  : à luy,  à compte  des  ouvrages  qu’il  fait 


en  la  présente  année 200tt 

Somme  de  ce  chapitre 325tt  5S 


menuiserie. 

7 mars -4  avril  : à Thomas  Sauret,  menuisier,  par- 
fait payement  de  3484tt  163  6d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de  Fontai- 
nebleau en  1699  (2p.) 68  4H  i6s  6d 

7 mars- 24  octobre  : à- luy,  à compte- des  ouvrages 

qu’il  fait  en  1700  (i3  p.).. 7800'+ 

Somme  de  ce  chapitre  ....  7984^  161  6d 

SERRURERIE. 

i4  mars  : à Rossignol,  serrurier,  parfait  payement  de 
87 2 N gs  6d,  à cpioy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie 
qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau  en  1699.  . . . 

72^  91  6d 

4 juillet- 3 octobre  : à luy,  à compte  de  la  serrurerie 
qu’il  fait  aud.  château  en  la  présente  année  1700  (5  p.) 

11 5o*t 

29  aoust  : à Ciiarles-F'rançois  Polard,  pour  200  vis 
et  écrous  qu’il  a fournis  pour  les  conduiles  du  parc  de 


Fontainebleau,  y compris  la  voilure 581* 

Somme  de  ce  chapitre 1280^  9"  6<l 

vitrerie. 


i4  mars- 4 avril  : à la  veuve  Tisserand,  vilrier,  par- 
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fait  payement  de  52 1**  2S  pour  les  ouvrages  de  vitrerie 
qu’elle  a fait  faire  aud.  château  en  1699  (2  P*)  37  itt  a5 
5-26  septembre  : à elle,  à compte  de  ses  ouvrages 


pendant  l’année  1700  (2  p.) 3oo** 

Somme  de  ce  chapitre 67 1**  a’ 


PEINTURE. 

14  mars  : à Louis  Dubois,  peintre,  parfait  payement 
de  1 93*+ 19’  9d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  peinture 
qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau  en  1699.  • • • 

93ttl9s9d 

1 5 aoust  - 5 septembre  : à luy,  à compte  des  impres- 
sions de  peinture  qu’il  a fait  en  la  présente  année  (3p.) 
4oo** 

2 5 juillet  : au  sr  Le  Moyne,  peintre,  pour  les  pein- 
tures en  marbre  qu’il  a fait  aux  tribunes  du  château.  . 

2 2 0** 

Somme  de  ce  chapitre 7 1 3**  1 9*  9d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

là  mars  : à La  Tour,  parfait  payement  de  375**  19*  iod, 
à quoy  montent  les  planchers  qu’il  a fait  mettre  en 

couleur  et  frotter  au  château  de  Fontainebleau  en  1699 

1 75**  19*  iod 

26  septembre  : à luy,  à compte  du  frottage  desd. 
planchers 200** 

21  février- 9 may  : à Vernet,  vuidangeur,  pour  les 
vuidanges  des  fosses  d’aysances  qu’il  a fait  au  château 
de  Fontainebleau  (2  p.) 23g**  i6s 

20  juin  : au  s1'  Derville,  employé  au  bureau  des 

plans  et  dessins  de  la  Surintendance  des  Bâlimens,  pour 
ce  qu’il  a payé  à deux  dessinateurs  pour  aller  lever  des 
plans  de  plusieurs  apartemens  aud.  château,  tant  pour 
leur  voyage  que  pour  leur  séjour  pendant  vingt  jours  et 
pour  leur  retour,  y compris  le  papier,  encre  de  la  Chine 
et  crayons 3 1 5H 

à juillet  : à Labrie,  pour  le  bled  qu’il  a fourni  pour 
la  nouriture  des  perdrix  et  faisans  des  parquets  de  Fon- 
tainebleau en  1700 548** 

29  aoust  : auxhabitans  de  Fontainebleau  et  d’Avon, 
pour  les  terres  qu’ils  ont  ensemencées  aux  environs  de 
Fontainebleau  en  1698  et  recueillies  en  1699,  soit 
2 83  arpens  6 perches 4 2 P i2s  ùd 

21  novembre  : à M.  le  marquis  de  Saint  -Hérent, 
pour  son  remboursement  de  pareille  somme  qu’il  a 
payée  pour  la  nourriture  des  perdrix  et  faisans  des  par- 
quets des  environs  de  Fontainebleau  pendant  1700..  . . 

AAgtt  i3s 

2353^  o*  3d 


PAVÉ. 

7 mars  -à  avril  : à Marchand,  paveur,  parfait  paye- 
ment de  1277**  i5‘,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  pavé 
qu’il  a faits  à Fontainebleau  en  1699  (2  p.).  377**  i55 
25  juillet- 24  octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  pavé  pendant  la  présente  année  (5  p.).  900** 

Somme  de  ce  chapitre 1277**  i55 

entretiens  de  fontainebleau. 

2 4 janvier- 24  octobre  : à Rebours,  dit  Labrie,  pour 
l’entretien  des  routtes  de  la  forest  de  Fontainebleau, 
pendant  le  dernier  quartier  1699  et  les  trois  premiers 

1700  (4  p.) 800** 

A luy,  pour  ses  gages  en  qualité  de  garde  des  par- 
quets des  plaines  de  Fontainebleau,  pendant  le  même 

temps  (4p.) . 700** 

A luy,  pour  ses  gages  en  qualité  do  garde  des  palis, 

pendant  le  même  temps  (4p.) 3oo** 

A Simon,  pour  ses  gages,  à cause  de  l’entretien  des 
palis  des  sept  parquets  des  plaines  des  environs  de  Fon- 
tainebleau , pendant  le  même  temps  (4p.) 1 2 0** 

A Couturier,  pour  celuy  de  toutes  les  conduites  de 
fer  tant  du  dedans  que  du  dehors  du  parc  de  Fontaine- 
bleau, et  des  conduites  de  grais  depuis  Samois  et  la  Ma- 
delaine  jusqu’au  bout  du  pavé  des  Basses-Loges,  pendant 
le  même  temps  (4p.) 4oo** 

9 may- 24  octobre  : à Simon  Courcelles,  pour  l’en- 

tretien des  cours  de  l’Ovalle,  des  fontaines  de  la  Reyne, 
pour  ses  gages  pendant  le  dernier  quartier  1699  et  les 
trois  premiers  i7oo(2p.) 18  5** 

A Dernaux,  pour  l’entretien  des  cours  des  Offices,  du 
Cheval  blanc,  pendant  les  six  derniers  mois  1699  et  les 

six  premiers  1700  (2  p.) 192** 

A Gitton  et  Laglaine,  pour  l’entretien  du  labour, 
fumage  et  semage  des  parquets  des  environs  de  Fontai- 
nebleau, pendant  le  même  temps  (2  p.) 680** 

A Nicolas  Martin,  pour  le  nettoyement  des  fossez 
dud.  château,  pendant  le  même  temps  (2  p.). . . . 5o** 

Somme  de  ce  chapitre 3427** 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  FONTAINEBLEAU. 

10  janvier- 2 ^novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 

vaillé, à la  journée  du  Roy,  en  la  dépendance  du  château 
de  Fontainebleau,  pour  leurs  journées  et  autres  dépenses 
faites  depuis  le  5 décembre  1699  jusqu’au  21  novembre 
de  la  présente  année  1700  (18  p.) 7016**  12“ 


Somme  de  ce  chapitre. 
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4 mars  : à ceux  qui  ont  serré  de  la  glace  pour  rem- 
plir les  glacières a 5 itt  o5  6'1 

Somme  de  ce  chapitre  ....  7267**  ias  6d 

CHÂTEAU  DE  CHAMBORD. 


MAÇONNERIE. 

25  avril-  1 4 novembre  : à Mathieu  Lâchant,  entre- 
preneur, pour  ses  ouvrages  de  maçonnerie  de  la  dépen- 
dance du  château  de  Chambord,  pendant  les  trois  pre- 
miers quartiers  1700  (3  p.) i5ott 

2 5 avril  : à luy,  pour  avoir  fait  couper,  voiturer, 
planter  et  armer  d’épines  328  perches  de  saules  sur  les 

chaussées  du  Pinet  et  de  Riporcher 2 0tt  ios 

2 3 may-25  juillet  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  ma- 
çonnerie aux  murs  du  parc  et  château  de  Chambord 

(3  p.) i6oott 

Somme  de  ce  chapitre..  .....  1770^  ios 

CHARPENTERIE. 

2 5 avril-! 4 novembre  : à la  veuve  Bouret  et  au 
nommé  Dinocheau,  charpentiers,  pour  l’entretien  des 
ouvrages  do  charpenterie  du  château  de  Chambord,  des 
faisanderies  et  remises  à gibier  qui  en  dépendent,  pen- 
dant les  trois  premiers  quartiers  1700  (3  p.).  . . 225^ 
2 3 may  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  de  charpenterie 


au  château,  ougre  leur  entretien 3oott 

Somm<e  de  ce  chapitre 525tt 


COUVERTURE. 

ü 5 avril -i/4  novembre  : à Philbert  L’Hoste,  cou- 
vreur, pour  l’entretien  des  couvertures  de  la  dépen- 
dance du  château  de  Chambord  pendant  les  trois  pre- 
miers quartiers  de  la  présente  année  1700  (3  p.)  270*+ 
2 3 may  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  couverture  aud. 


château îoo^ 

Somme  de  ce  chapitre 370^ 


menuiserie. 

a5  avril- 14  novembre  : à Louis  Le  Rond,  menuisier, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  ouvrages  de  menuiserie 
de  la  dépendance  du  cbàteau  de  Chambord  pendant  les 


trois  premiers  quartiers  1700  (3  p.) io5tt 

23  may  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il 

a faits  en  la  dépendance  du  château 1 5oti 

Somme  de  ce  chapitre 255tt 


serrurerie. 

25  avril- 1 4 novembre  : à Clément  Beaujuan,  serru- 
rier, pour  l’entretien  des  ouvrages  de  serrurerie  de  la 
dépendance  du  château  de  Chambord  pendant  les  trois 

premiers  quartiers  1700  (3  p.) i5ott 

a3  may  : à luy,  sur  la  serrurerie  qu’il  a faite  aud. 

château 3oo^ 

Somme  de  ce  chapitre 45ott 

VITRERIE. 

a5  avril- i4  novembre  : à Claude  Dezaibs,  vitrier, 
pour  l’entretien  des  ouvrages  de  vitrerie  de  la  dépen- 
dance du  château  de  Chambord  pendant  les  trois  pre- 
miers quartiers  1700  (3p.) gott 

2 3 may  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  vitrerie  et  grosse 

peinture 60^ 

Somme  de  ce  chapitre. ........  i5ott 

PAVÉ. 

a5  avril- 1 4 novembre  : à Mathieu  Lâchant,  entre- 
preneur, pour  l'entretien  du  pavé  et  neltoyement  des 
herbes  des  cours  de  la  dépendance  du  château  de  Cham- 
bord pendant  les  trois  premiers  quartiers  1700  (3  p.). 

1 5ott 

2 3 may-i4  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

pavé  dans  la  cour  et  en  la  dépendance  dud.  château 


(2  p.) aoott 

Somme  de  ce  chapitre 350^ 


IMVER9F.S  DÉPENSES. 

2 5 avril  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé,  à la  journée 
du  Roy,  à remplir  de  glace  la  glacière  du  château  de 

Chambord 46^8’ 

2 3 may-i4  novembre  : au  sr  de  Bellefond,  con- 
cierge dud.  château,  pour  le  soin  de  monter  l’horloge 
du  château  pendant  les  (rois  premiers  quartiers  1700 

(3  p.) 37N  ios 

i4  novembre  : au  sr  de  l’Isle,  horlogeur,  pour  la 

réparation  de  lad.  horloge 34tt 

Somme  de  ce  chapitre 117^18’ 

MEUDON. 


MAÇONNERIE. 

24  janvier- 1 4 mars  : à Blanchard  et  Levé,  entre- 
preneurs, sur  la  maçonnerie  qu’ils  ont  faite  à Meudon  et 
Chaville  en  1699  (2  p.) a5oott 
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9 mav-5  décembre  : and.  Blanchard,  sur  ses  ou- 
vrages de  maçonnerie  au  bassin  de  l’Artelon  (9  p.)... 

3700^ 

1A  février- 10  octobre  : à Maurice  Gabriel,  entre- 
preneur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qa’ii  fait 


à Meudon  ( j 5 p.) . ...  a^iooo^ 

Somme  de  ce  chapitre 3o200tt 


TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

28  février- 29  aoust  : à Eugène  Blondeau,  pour  la 
dépense  qu’il  a faite  pour  ramasser  de  la  glace  dans  les 
glacières  de  Meudon  et  les  terres  qu’il  a transportées  à 

Meudon  en  1699  (3p.) 287** 

11  avril  : à Simon  Loin,  jardinier,  pour  avoir  planté 
en  motte  des  ormes  et  des  chesnes  dans  les  cloîtres  de 

Meudon 107^9”  G'1 

A février  : à Antoine  Chevalier,  jardinier,  pour  avoir 
esserpillé  et  palissé  les  palissades  des  jardins  bas  de 
Meudon 208^  i6s 

I A février  : à Jean  Bouf.è,  dit  Desmoulins,  terrassier, 

pour  la  voiture  de  5 toises  1/2  cube  de  terre  pour  les 
orangers  de  Meudon 99** 

1A  mars  : à Vincent  Toucuard,  jardinier  à Chaville, 
pour  les  charmilles  qu’il  a esserpillées  dans  les  jardins 

de  Chaville 108^8’ 

il  avril- 29  aoust  : à Jacques  Thuret,  jardinier  de 
Gaillon,  pour  avoir  recomblé  les  ravines  et  fait  plusieurs 
autres  ouvrages  dans  les  jardins  de  Meudon  , et  pour  ou- 
vrages extraordinaires  dans  l’allée  neuve  du  parc  de 

Chaville  (3p.) 1 53^  6S  6d 

5 décembre  : à Chevillard,  fontainier  à Meudon, 
pour  ouvrages  extraordinaires  que  luy  et  ses  garçons  ont 
faits  dans  le  château  et  les  jardins . . i3ott 

II  avril -23  may  : à Remy  Janson,  jardinier,  pour  la 

réparation  qu’il  a faite  aux  berceaux  du  grand  parterre 
de  Meudon  (2p.) 2 5ott 

7 novembre -5  décembre  : à luy,  sur  les  transports 
de  terre  qu’il  fait  à la  fontaine  de  l’Artelon  (3p.)  56ott 
ier  aoust- 2 A octobre  : à Louis  Fiat,  fontainier,  pour 
les  réparations  qu’il  a faites  aux  rigolles  et  pierrées  des 

étangs  de  Chaville  (2  p.) 3oott 

1 2 septembre  : à Valentin  Lopin  , fontainier,  pour  les 
perches  qu’il  a fournies  pour  les  palissades  et  les  arbres 
qui  ont  esté  plantez  à Meudon  pendant  la  présente 

année 32tt  123 

21  novembre  : à Garnier,  jardinier,  pour  le  gazon 
qu’il  a posé  à la  rampe  de  l’orangerie  et  autour  du  grand 

carré  dans  le  jardin  de  Meudon 3Gtt  9“ 

28  mars- 25  avril  : à Mathieu  Pierre,  pour  l’entre- 


prise qu’il  a faite  de  rebattre  le  mail  de  Meudon  (3  p.). 

3AAtt  1 5“ 

9~3o  may  : à luy,  pour  la  recoupe  qu’il  e battue  dans 

le  grand  parterre  de  Meudon  (2  p.) 2Gott  1 A* 

3o  may- 1"  aoust  : à luy,  pour  avoir  réparé  les 
playes  des  arbres  qui  ont  esté  élaguez  pendant  l’byver 
dans  le  parc  de  Meudon , et  autres  menus  ouvrages  dé- 
terrasse et  jardinage  (3  p.) 28Att  i6s  3'1 

10  janvier- 18  juillet  : à La  Tronce,  terrassier,  pour 
les  transports  de  terres  et  tranchées  qu’il  a faits  dans  les 
jardins  bas  de  Meudon,  et  autres  ouvrages  de  terrasse 
(^  P-) 3 79+t  13  Ad 

28  février- 23  may  : à luy,  pour  les  recoupes  qu’il  a 

fait  voiturer  dans  le  grand  parterre  en  face  du  château 
de  Meudon  (5  p.) 101  G3  8'1 

2 5 avril -6  juin  : à luy,  pour  les  terres  qu’il  a régal- 
lées  dans  l’allée  de  l’Artelon  dans  le  jardin  de  Meudon 

(3  p.) Ai  8tt  53 

A juillet  : à luy,  pour  avoir  sablé  l’allée  de  l’Arlelon 

dud.  jardin  et  celles  des  environs AaAtt  ns  8d 

ier  aoust  : à luy,  pour  avoir  réparé  toutes  les  ravines 
des  jardins  de  Meudon 3 80+1 

29  aoust -5  décembre  : à luy,  pour  les  fouilles  et 

vuidanges  des  eaux,  qui  se  font  dans  la  basse  cour  du 
château  de  Meudon,  et  autres  ouvrages  de  terrasses 

(6  p.) io5ott 

Somme  de  ce  chapitre 6826^  103  id 

CONDUITES  DE  FER  ET  DE  GRAIS. 

10  janvier- 7 novembre  : à Louis-François  Dollard, 
pour  i’entretien  qu’il  fait  de  toutes  les  conduites  des 
fontaines  de  Meudon,  tant  dedans  que  dehors  le  parc, 
pendant  le  dernier  quartier  1699  et  les  trois  premiers 

1700  (A  p.) 3ooott 

10  janvier- 12  septembre  : à luy,  pour  l’entretien 
des  rigolles  qui  servent  à conduire  et  à amasser  les  eaux 
dans  les  étangs  de  Meudon , pendant  les  six  derniers 
mois  1699  et  les  six  premiers  1700  (2  p.).  . . . 3ooN 
Somme  de  ce  chapitre 33oort 

charpenterie. 

iA  février- 21  novembre  : à Jean  Mallet,  charpen- 
tier, à compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fait 
en  la  dépendance  du  château  de  Meudon  (7  p.)  7600^ 
20  juin  : à Augustin  Boitel,  marchand  de  bois,  poul- 
ies planches  de  batteau  qu’il  a fournies  pour  les  ouvrages 


du  château  de  Meudon  en  1700 9AN  g3 

Somme  de  ce  chapitre 769  Att  9“ 
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COUVERTURE. 

a 4 janvier- 2/1  octobre  : à Jacques  Lelong,  couvreur, 
à compte  des  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  à 
Meudon  et  Chaville,  outre  son  entretien,  en  1699  et 

1700  (6  p.) • aôoott 

6 juin- 13  septembre  : à iuy.  pour  l’entretien  desd. 
couvertures  pendant  les  six  premiers  mois  1700  (2  p.) 
55ott 

Somme  de  ce  chapitre 3 1 5ot+ 

MENUISERIE. 

3 4 janvier- 11  avril  : à Antoine  Rivet,  menuisier, 
parfait  payement  de  9 A g+t  *5’,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  à Meudon  en  1699 

(4  p.) 259itti5s 

26  avril- 21  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  1700  (7  p.). . goooti 
24  janvier- 18  juillet  : au  sr  de  Nelle,  menuisier, 
parfait  payement  de  58 1 3^  is  8d  pour  ses  ouvrages  en 

1699  (3  p.) 181 3++  i“  8a 

2 5 avril- 24  octobre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  me- 
nuiserie qu’il  a faits  à l’apartement  de  madame  la  prin- 
cesse de  Conti  en  1700  (8  p.) 46oott 

24  janvier  : à Cartel,  menuisier,  sur  les  ouvrages  et 
réparations  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de 

Meudon  en  1C99 200^ 

28  mars- 21  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages et  réparations  en  1700  (8p.) îoiS^ 

2gaoust-io  octobre  : à Àntier,  menuisier,  sur  la 
menuiserie  qu’il  fait  dans  les  chambres  en  galletas  du 

château  de  Meudon  (3  p.  ) Goo+t 

10  janvier  : à Jean  Tarnot,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  863tt  5S,  à quoy  montent  les  ouvrages  et  répa- 
rations de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de  Meudon 

en  1G99 262H  5S 

1 4 mars  - 4 juillet  : à luy,  pour  les  caisses  qu’il  a faites 
pour  les  orangers  de  Meudon  et  de  Chaville  (7  p.).  . • < 

i838«6“ 

18  juillet -2  1 novembre:  à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 
et  réparations  de  menuiserie  en  1700  (5p.)....  780** 
Somme  de  ce  chapitre.  ....  2265ott  7’  8d 

SERRURERIE. 

t4  février  : à Joseph  Rouillé,  serrurier,  pour  5 toises 
4 pieds  de  rempe  de  fer  qu’il  a fait  pour  un  escalier 

du  château  de  Meudon  pendant  l’année  dernière 

396tti3’4d 


28  février  : à Pierre  Roger,  serrurier,  sur  les  ou- 
vrages de  serrurerie  au  château  en  1699 5oott 

28  mars-24  octobre  : à luy,  à compte  des  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  fait  en  la  présente  année  1700 

(7  p.) 1 goott 

i4  février:  à Alexis  Fordrin,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  627^+  i8s  4d,  à quoy  monte  partie  de  la  rempe 
de  fer  et  du  balcon  qu’il  a fait  au  château  de  Meudon 

pendant  l’année  dernière 277^  i8s  4d 

A Denis  Caffin,  autre,  parfai t payement  de  6o6tt  j a’, 
à quoy  monte  partie  de  lad.  rampe  et  du  balcon  qu’il  a 

fait  aud.  château 4o6tt  12’ 

4 juillet  : à Marié,  serrurier,  pour  le  vieux  fer  qu’il 
a façonné  et  le  neuf  qu’il  a fourni  pour  la  nouvelle 
fontaine  des  jardins  de  Meudon,  pendant  la  présente 

année 206^  i35  6d 

2 4 janvier  : à Gaillard,  serrurier,  parfait  payement 
de  747^  i4s  9d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serru- 
rerie qu’il  a faits  à Meudon  et  Chaville  en  1699 

4 2 7 tt  1 /|J  g1* 

A luy,  pour  ses  ouvrages  à Chaville 75^ 

i4  mars- 12  septembre  : à Dupuis,  serrurier,  pour 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  à Meudon  (2p.) 
87^  4*  9'1 

23  may-4  juillet  : à luy,  pour  la  ferrure  des  caisses 
des  orangers  de  Meudon  et  Chaville  (3  p.)..  323^  i5’ 

i4  février  : à Thomas  Vallerend,  serrurier,  parfait 
payement  de  96/;++  io!,  à quoy  monte  une  porte  de  fer 
qu’il  a faite  et  posée  au  château  de  Meudon  en  1699.. 

64tt  io’ 

Somme  de  ce  chapitre 4666^  i!  8d 

vitrerie. 

24  janvier- 5 décembre  : à Pougeois,  vitrier,  à compte 

des  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faites  en 
1699  1700  dans  les  dépendances  de  Meudon  et  de 

Chaville  (10  p.) 2599^3* 

PLOMBERIE. 

i4  février- 1 4 mars  : à Jacques  Lucas,  plombier,  par- 
fait payement  de  1 4 2 gtt  10’  6d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  plomberie  qu’il  a faits  à Meudon  en  1699 

(2  p.). . 1 i2gH  1 os  6d 

11  avril -29  aoust  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 
et  réparations  pendant  la  présente  année  1700  (8  p.). 
8700^+ 

Somme  de  ce  chapitre 48 2 9^  1 o5  6d 
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PAVÉ. 

10  janvier  : à Loois  Regnouf,  paveur,  parfait  paye- 

ment de  34i2tt  is  4d,  à quoy  montenL  les  ouvrages  et 
réparations  de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 
château  de  Meudon  en  1699 i6î2tt  is  4d 

11  avril- 2 3 may  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  pavé 
qu’il  a faits  en  la  présente  année  (3p.)..  67 i3s  r]i 

Somme  de  ce  chapitre. . . . 2390^  i 4 5 1 id 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

11  avril  -4  juillet  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  à 
compte  de  cinq  robinets  qu’il  fait  pour  les  fontaines  de 

Meudon  (7  p.) 52oott 

aâ  janvier-21  novembre  : à Lûchon , ébéniste  et  fon- 
deur, à compte  des  ferrures  de  bronze  doré  qu’il  a faites 
et  fournies  en  1699  et  1700  au  château  de  Meudon 
(11p.) 6600^ 

20  juin-  2 4 octobre  : à Godet,  épinglier,  pour  le  fil 

de  laton  qu’il  fournit  pour  les  rocailles  de  la  nouvelle 
fontaine  de  Meudon  (2  p.).  6o5tt  16* 

Somme  de  ce  chapitre i24o5*t  163 

PEINTURE. 

i4  mars- 24  octobre  : à Audran,  peintre,  parfait 
payement  de  10383N,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
peinture  qu’il  a faits  en  1699  aux  plafonds  de  l’aparte- 
ment  de  Monseigneur,  à Meudon,  et  autres  endroits  dud, 
château  (3  p.) 3383** 

21  novembre  - 5 décembre  : à luy,  à compte  de  ses 

ouvrages  de  peinture  pendant  la  présente  année  (2  p.). 
1 100** 

i4  mars -7  novembre  : aa  s'  Delafosse,  peintre,  à 
compte  d’un  tableau  qu’il  a fait  pour  le  sallon  de 

Meudon,  représentant  Hercule  (2p.) Goott 

Au  sr  Coypel  le  fils,  sur  un  tableau  qu’il  fait,  repré- 
sentant Alcesie  (2  p.).. .....  6ooH 

A Jouvenet,  autre,  pour  un  tableau  qu’il  fait,  repré- 
sentant Latonne  (2  p.) Goott 

A Boulogne  le  jeune,  autre,  à compte  de  deux  ta- 
bleaux qu’il  fait  pour  le  cabinet  de  Madame  de  Main- 
tenon,  représentans  Céphale  et  Procris  (3p.)...  1 ooott 
là  mars -7  novembre  : à Person,  peintre,  à compte 
d’un  tableau  qu’il  fait  pour  led.  cabinet,  représentant 

Salomon  (2p.) 6oott 

1 à mars  : à luy,  sur  le  tableau  du  portrait  du  Roy 

pour  l’Académie  d’architecture 3oott 

là  février- à juillet  : à Estienne  Bourgault,  peintre, 


à compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  fait  au 

château  de  Meudon  (3  p.) îooott 

là  mars- 7 novembre  : à Alexandre,  peintre,  à compte 
d’un  tableau  qu’il  a fait  pour  le  cabinet  de  Madame  de 
Maintenon  , représentant  les  Filles  de  Jethro  et  Moyse 

(2  p.) 4oott 

Au  sT  Gollombelle,  à compte  d’un  tableau  qu’il  fait 
pour  le  même  cabinet,  représentant  Moïse  sur  les  eaur 

(2p.) 4ootl 

29  aoust  : au  s’  Paillet,  peintre,  pour  la  dépense 
qu’il  a fait  pour  faire  porter  à Meudon  plusieurs  tableaux  T 
et  les  avoir  fait  reporter  «à  Paris  et  à Versailles  . . 107^ 
2 1 novembre  : au  sr  Bailly,  peintre , pour  les  ou- 
vrages de  couleur  de  bronze  qu’il  a faits  au  château  et 

aux  jardins  de  Meudon 162^ 

là  février-, 5 décembre  : à Guillaume  Desauziers, 

peintre  doreur,  à compte  des  ouvrages  de  dorure  qu’iî 

fait  à la  salle  à manger  du  château  de  Meudon  (4  p.).. 

2700** 

4 juillet  : à luy,  parfait  payement  de  91 55tt  9’  5J,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  aud. 


château  en  1 699 - 2 56*1  1 s 5* 

Somme  de  ce  chapitre i3-2o8H  1 ‘ 5d 

SCULPTURE. 


11  avril -4  juillet  : à Hardy,  sculpteur,,  à compte  de 
la  sculpture  en  plâtre  qu’il  fait  à la  corniche  de  l’anti- 
chambre de  Madame  la  princesse  de  Corti  , à Meudon 

(2p.) 800*1 

2 3 may- 26  septembre  : à luy,  pour  la  rocaille  qu’il 
a fait  à reflet  d’eau  de  l’allée  de  l’Artelon,  dans  les  jar- 
dins bas  de  Meudon  (2p.)..... 1 17311  1 2” 

4 juillet  — 21  novembre  : à luy,  pour  les  journées 
qu’il  a employées  avec  ses  compagnons  à faire  le  modèle 

de  la  nouvelle  fontaine  et  à la  conduire  (2p.). 

64 1 5’ 

i4  février  : aux  nommez  Spingola  et  Garher,  sculp- 
teurs, parfait  payement  de  1080**  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  sculpture  qu’ils  ont  faits  à la  corniche  du 
salon  de  l’aparlement  de  Monseigneur,  à Meudon.  58ott 
11  avril- 6 juin  : aud.  Spingola,  sur  la  sculpture  en 
plâtre  qu’il  fait  à la  corniche  du  salon  du  château  de 

Meudon  (2  p.) toooH 

21  novembre  : à luy,  pour  avoir  réparé  sur  le  blanc 
la  corniche  de  la  salle  à manger  de  l’apartement  de 
Monseigneur,  à Meudon 116't 

5 décembre  : à Jollivet,  sculpteur,  sur  la  sculpture 

en  bois  qu’il  a fait  en  l’apartement  de  Madame  la  prin- 
cesse de  Conti 3oon 


677 


ANNÉE  1700.  — MEUDON. 


678 


28  inay  : au  s1'  Desjardins,  sculpteur,  pour  plusieurs 
voyages  qu’il  a faits  à Meudon  avec  les  ouvriers  pour  dé- 
poser et  reposer  les  bronzes  des  cheminées  de  l’apparte- 
ment de  Monseigneur îostt 

28  février  - s 0 juin  : à Mazeline  et  Cornu,  parfait 
payement  de  1760'*,  à quoy  monte  la  sculpture  en  pierre 
qu’ils  ont  faite  à l’avant-corps  du  château  de  Meudon 

(2  p.) 960^ 

iA  février- 2 A octobre  : aux  nommez  Taupin,  Du- 

goullon,  Goupil  et  Bellan,  sculpteurs,  sur  les  ouvrages 

de  sculpture  qu’ils  font  à la  menuiserie  des  apartemens 
du  château  de  Meudon,  en  1699  et  1700  (12  p.).  .. 

83oott 

21  novembre  : à eux,  pour  avoir  réparé  sur  le  blanc 
toutes  les  sculptures  en  bois  de  la  salle  à manger  de 


l'appartement  de  Monseigneur 282^ 

Somme  de  ce  chapitre iAa55tt7s 


MARBRERIE. 

1 A février-  1 2 septembre  : à Pierre  Lisqui,  marbrier, 
à compte  des  ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  au  château 

de  Meudon  en  1699  et  1700  (5  p.) n5ott 

iA  février  : à Claude  Tarlay,  marbrier,  parfait  paye- 
ment de  229^  ia36d,  à quoy  monte  la  cheminée  de 
marbre  qu’il  a faite  dans  le  cabinet  de  Madame  de  Main- 

tenon,  au  châtesau  de  Meudon 109^  12’  6d 

18  juillet  : à luy,  pour  une  tablette  de  marbre  de 
brèche  violette  qU’il  a faite  pour  la  cheminée  de  l’anti- 
chambre de  Mo1NSEigxj;ur 69H  i3“  Ad 

9 0 juin  : à Nj1C0las  Desaigres,  marbrier,  à compte  de 

ses  ouvragés  SU  château i5oft 

Somme  de  ce  chapitre 1 A79tt  5S  1 od 

diverses  dépenses. 

A juillet  : au  sr  Drouard,  rocailleur,  pour  A demi- 
muids  de  roche  de  bleuf,  qu’il  a fournis  pour  la  nouvelle 

fontaine  de  Meudon AAH 

2 A janvier  : à Biuot,  miroitier,  pour  les  journées 
qu’il  a esté  employé  avec  ses  garçons,  pendant  1699,  à 
démonter  et  remettre  en  place  plusieurs  glaces  dans  le 
château  de  Meudon 278H 

1 A mars  : à Mathurin  Arnault,  pour  la  vuidange  de 

trois  fosses  d’aysances  à Meudon,  en  1699.  i36H  35  Ad 

2 3 may  : à Claude  Garnier  , pour  six  septiers  de  graine 

de  foin , qu’il  a fournis  pendant  la  présente  année  pour 
semer  dans  les  jardins  de  Meudon 3ott 

20  juin  : au  sr  Labbé,  inspecteur  à Paris,  pour  l’a- 
chapt  d’un  contre-cœur  de  cheminée  pour  la  salle  à 
manger  de  Monseigneur,  à Meudon 3Att  5S 


A juillet  : au  sr  Langlois,  pour  les  rocailles  qu’il  a 
fourni  pour  la  nouvelle  fontaine  de  Meudon  en  1700.  . 

AiiH 

2 A octobre  : au  sr  Pezart,  pour  les  contre-cœurs  de 


cheminées  qu’il  a livrez..  5ott 

Somme  de  ce  chapitre 983tt  83  Ad 


ENTRETENNEMENS  DE  MEUDON  ET  DE  CHAVILLE. 

10  janvier- 7 novembre  : à Pierre  Renard,  jardinier, 
pour  l’entretien  des  parterres  et  orangerie  de  Meudon 
pendant  le  dernier  quartier  1699  et  les  trois  premiers 

1700  (A  p.) 38ooti 

A Antoine  Cuevalier,  pour  l’entretien  des  jardins  bas 
du  Vertugadin  et  de  l’allée  en  face  du  château,  depuis 
la  grille  d’eau  jusqu’au  mur  de  clôture  du  parc  (A  p.).. 

33oott 

A Simon  Loing,  pour  l’entretien  des  jardins  hauts  et 
de  l’avenue  en  face  du  château  du  Mail  et  des  nouvelles 

allées  pendant  le  même  temps  (A  p.) 2225H 

A Eustaciie  Ragon,  pour  l’entretien  des  petites  routes 
des  jardins  hauts,  de  la  petite  rivière,  de  la  petite  étoile, 
de  l’avant-cour,  salle  des  maronniers  et  fossé  du  château , 
y compris  l’allée  des  communications,  pendant  le  même 

temps  (A  p.) i5oott 

A François  Ragon,  pour  l’entretien  des  jardins  po- 
tagers de  Meudon  pendant  le  même  temps  (A  p.).  .. 

3oooH 

A Valentin  Lopin,  fonlainier,  pour  l’entretien  des 

moulins  pendant  le  même  temps  (A  p.) 2100H 

A Julien  Chevillard,  fontainier,  pour  ses  gages  pen- 
dant le  même  temps  (A  p.) i22Ôtt 

20  janvier  : à luy,  pour  l’entretien  des  fontaines  de 
Meudon  pendant  les  six  derniers  mois  1699.  . . . i5oH 
10  janvier- 7 novembre  : à Gaspard  Muzart,  garçon 
fontainier,  pour  ses  gages  des  trois  derniers  quartiers 

1C99  et  des  trois  premiers  1700  (A  p.) Aoott 

A Antoine  Hautecampagne  , autre , pour  ses  gages  pen- 
dant le  même  temps  (A  p.) Aoott 

A Jean  Fiat,  autre,  pour  idem  (A  p.) Aoott 

A la  mère  Besnarü,  pour  le  nettoyement  des  cours, 

pour  idem  (A  p.) 3oott 

A Antoine  Prévost,  pour  les  taupes  qu’il  a prises  dans 
les  jardins  de  Meudon  et  de  Chaville,  idem  (A  p. ) 36ott 
A Beaugendre,  pour  le  nettoyement  des  cours  du  châ- 
teau de  Chaville,  idem  (A  p.) 100H 

A Vincent  Touchard,  pour  l’entretien  des  jardins  et 
orangerie  de  Chaville  pendant  le  même  temps  (A  p.).. 
2700^ 

A3. 
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A Jacques  Thcret,  pour  celuy  du  parc  de  Ghaville  et  du 
jardin  de  Gaillon,  pendant  le  même  temps  ( 4 p.).  900^ 
A Louis  Fiat,  pour  ses  gages  de  fontainier  et  entre- 
tien des  fontaines  de  Chaville,  pendant  le  même  temps 

(4  p.) i8oott 

A André  Boisselet,  pour  l’entretien  du  parc  d’Ursine 
à Chaville,  pendant  le  même  temps  ( 4 p.).  . . . iooo11 
i4  mars  : à Lorry,  horlogeur,  pour  l’entretien  de 
l’horloge  de  Meudon  pendant  la  présente  année.  . . 4ott 
7 novembre  : à Louis-François  Chevillard,  garçon 
fontainier,  pour  ses  gages  du  troisième  quartier  1700.  . 

1 oott 

Somme  de  ce  chapitre 25800^ 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  MEUDON  ET  DE  CHAVILLE. 

10  janvier -5  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 

vaillé, à la  journée  du  Roy,  en  la  dépendance  de  Meudon, 
depuis  le  90  décembre  1699  jusqu’au  ier  décembre 
1700  (e4  p.) , 4o54tt  9 3 ed 

1 1 avril  : à ceux  qui  ont  ramassé  la  neige  et  réparé 

les  glacières  de  Meudon ioitt 

90  juin-4  juillet  : à ceux  qui  ont  travaillé  à la  ro- 
caille de  la  nouvelle  fontaine  (9  p.) 84 6*+  13  2d 

99  aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  à paver  de  blanc 
et  de  noir  la  salle  du  cordeau  et  un  palier  d’escalier 

aud.  château 1 27*+  9*  4d 

Somme  de  ce  chapitre 5328tt  123  6d 

RIVIÈRE  D’EURE. 

DIVERSES  DÉPENSES. 

21  mars  : à Thomas  Petit,  épicier  à Maintenon,  pour 
un  cheval  qu’il  a prêté,  en  1686,  et  qui  est  mort  en  tra- 
vaillant pour  le  service  du  Roy  sur  les  travaux  de  la 

rivière  d’Eure i8ott 

2 may  : à Guillaume  Toreau  et  autres,  pour  menues 
dépenses  faites  sous  le  sr  Pigoreau  sur  les  lignes  de  lad. 

rivière  d’Eure,  en  1699  e*'  ir]00 4 9 4 1+ 

Somme  de  ce  chapitre 674++ 

APOINTEMENS  D’EMPLOYEZ  À LA  RIVIERE  D’EURE. 

10  janvier-3  octobre  : au  sr  Pigoreau,  chargé  de  la 
direction  des  travaux  de  l’aqueduc  de  la  rivière  d’Eure, 
pour  ses  apoinlemens  du  dernier  quartier  1699  et  des 


trois  premiers  1700  (4  p.) îboo^ 

A Boitel,  éclusier  à Maintenon,  pour  ses  gages  pen- 
dant le  même  temps  (4  p.) 3 65+t 

Somme  de  ce  chapitre  . j ......  . 1 865tt 


CAGES  PAYEZ  PAR  ORDONNANCES. 

10  janvier- 3o  décembre  : au  sr  Morlet,  ayant  la  di- 
rection des  plants  cl’arbres  des  Maisons  Royalles,  pour 
ses  apoinlemens  des  trois  derniers  mois  1699  et  de 

l’année  1700  (5  p.) 225ott 

10  janvier- 24  octobre  : à Louis-Clément  Garnier, 
jardinier  de  la  pépinière  du  Roulle,  pour  le  dernier 
quartier  1699  et  les  trois  premiers  1700  (4  p.).... 

1200tt 

Au  sr  Germain,  inspecteur  à cheval  sur  les  plants  et 
pépinières,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps 


(4p.) 12  00*1 

Au  sr  Girard,  inspecteur  à la  pépinière  du  Roule, 
pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (4  p.).  . . 6oott 


10  janvier  : au  sr  Brunault,  inspecteur  à Vincennes, 
en  considération  du  soin  qu’il  a eu  de  la  conservation 
des  plants  et  avenues  de  Vincennes  pendant  1699.  3oott 
ier  avril -3o  décembre  : à luy,  pour  ses  gages  pen- 
dant l’année  1700  (4p.) 3ooott 

10  janvier-24  octobre  : au  sr  Ciiuppin,  contrôleur  à 
Chambord,  pour  les  trois  derniers  mois  1699  et  les  trois 

premiers  quartiers  1700  (4  p.) 3ooo*t 

Ausr  Lefebvre,  ayant  l’entretien  de  la  pompe  du  Pont 
Neuf,  pour  le  dernier  quartier  1C99  et  les  trois  premiers 

1700  (4  p.) 25oott 

17  janvier- 10  octobre  : au  sr  Serin,  inspecteur  du 
potager  de  Versailles,  pour  le  dernier  quartier  1699  et 

les  trois  premiers  1700  (4  p.) 6oo*t 

28  février- 7 novembre  : au  sr  Le  Court,  ayant  l’in- 
spection des  ouvrages  de  la  grande  église  des  Invalides , 
pour  ses  apoinlemens  pendant  le  même  temps  (4  p.).. 

24oott 

.98  février -6  juin  : à la  damoiselle  Collet,  élève  de 
l’Académie  de  peinture,  pour  sa  pension  de  l’année 
1699  et  des  trois  premiers  mois  1700,  à raison  de  20** 

par  mois  (2p.) 3oott 

1 4 mars- 24  octobre  : au  sr  Paillet,  peintre,  ayant  le 
soin  du  nettoyement  des  tableaux  du  Roy,  pour  ses  gages 
du  dernier  quartier  1699  et  des  trois  premiers  1700 

(4  p.) i 5oott 

ier  avril -3o  décembre  : au  sr  Marignier,  pour  ses 
apoinlemens  de  l’année  1700,  y compris  ceux  de  ses 

deux  commis  (4p.) i0200tt 

Au  sr  de  Montargis,  ayant  le  soin  des  remboursemens 
d’héritages,  pour  ses  apoinlemens  pendant  le  même 
temps,  y compris  ceux  de  son  commis  (4  p.).  . 5ooott 
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Au  sr  Gabriel,  pour  ses  apointemens  et  ceux  de  sou 

commis  pendant  le  même  temps  (A  p.) 9000*+ 

Au  sr  de  Cotte,  architecte  ordinaire  et  contrôleur  à 

Paris,  pour  idem  (A  p.).  .....  9000** 

Au  sr  Desjardins  , contrôleur  à Marly,  pour  ses  apoin- 
temens de  l’année  1700,  y compris  ceux  de  son  commis 

(5  p.)..  6oooH 

Au  sr  de  Cotte  le  jeune,  contrôleur  à Fontainebleau, 

pour  mêmes  apointemens  (A  p.) A2  00tt 

Au  sr  Marchand,  pour  ses  apointemens  de  lad.  année 

I7OO  (A  p.) 2000** 

Au  sr  Beaulieu,  pour  idem  ( A p.  ) 1 fioo** 

Au  sr  Derville,  employé  au  bureau  des  plans,  pour 

idem  (A  p.) 1200** 

Au  sr  de  la  Motte,  employé  aux  écritures  des  mé- 
moires, pour  idem  (A  p.) 1200# 

Au  sr  Cailleteau,  architecte  du  Roy  et  dessinateur, 

pour  idem  (A  p.) 5ooo** 

Au  sr  Le  Pautre,  dessinateur  et  graveur,  pour  idem 

(A  p.) 2000** 

Au  sr  Rivet  le  fils,  dessinateur,  pour  idem  (A  p.).  . . 

2000** 

Au  sr  Carlier,  dessinateur,  pour  idem  (A  p.)  1200** 
Au  sr  Marquis,  dessinateur,  pour  idem  [h  p.  ) 1200** 
Au  sr  Cauchy,  ancien  dessinateur,  pour  idem  (A  p.).. 

1200** 

3o  décembre  : à luy,  en  qualité  d’inspecteur  à Meu- 

don  2 38**  i33 

ier  avril-3o  décembre  : à Estienné  Bordé,  concierge 
de  la  Surintendance,  pour  ses  apointemens  1700  (A  p.) 

5oo** 

Au  sr  de  l’Isle,  contrôleur  à Monceaux,  pour  idem 

(A  p.) 1800** 

Au  sr  de  Beaufort,  directeur  des  magasins  du  Roy 

à Paris,  pour  idem  ( A p. ) 3ooo** 

A avril -3<o  décembre  : au  sr  Lambert,  contrôleur, 
pour  ses  apoiintemens  de  l’année  1700  , y compris  ceux 

de  son  commis  (A  p.) 6000** 

11  avril- 28  novembre  : au  s1'  Joanneau,  inspecteur  à 
La  Chapelle,  et  à Louise  Joanneau,  sa  sœur  et  légatrice, 
pour  ses  apointemens  de  l’année  1700  jusqu’aux  douze 
premiers  jours  du  mois  de  novembre  (A  p.)  1 Ao8**  A5  Ad 
18  avril-3o  décembre  : au  sr  L’Abbé,  ayant  soin  de 
visiter  les  ouvriers  à Paris,  pour  ses  apointemens  de 

l’année  1700  (A  p.) 1S00** 

18  avril-  10  octobre  : au  sr  Legoux,  inspecteur  à Sa- 

clay, pour  ses  apointemens  des  trois  premiers  quartiers 
1700  (3p.) 1 35 ott 


Au  sr  Parisot,  inspecteur  à Trapes,  pour  idem  (3  p.) 

i35o** 

Au  sr  Jujiel,  inspecteur  au  Pcrray,  pour  idem  (3  p.). 
675» 

Au  sr  de  Laplace,  inspecteur  à Fontainebleau,  idem 

(3  p.) A5o** 

Au  sr  d’Etrechy,  contrôleur  à Meudon,  pour  idem 

(3  p.) 3ooo** 

Au  sr  Cociiu,  contrôleur  à la  Machine,  pour  idem 

(3  p.) 2700** 

Au  sr  de  Rusé,  contrôleur  à Saint-Germain-en-Laye, 

pour  idem  (3  p.) 3750** 

Au  sr  Laguipière,  inspecteur  à Chaville , puis  à la  Cha- 
pelle de  A^ersailles,  pour  idem  (3  p.) 780** 

i3  avril- 1 A novembre  : au  sr  Coypel  père,  peintre 
ordinaire  du  Roy,  pour  sa  pension  des  trois  premiers 

quartiers  1700  (3  p.) 2200** 

Au  sr  deLafosse,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  . 2 2 5o** 

Au  sr  Jouvenet,  autre,  pour  idem  (3p.) 900** 

Au  sr  Blanchard,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  . . 760** 
18  avril- 2 A octobre  : au  sr  Villiard,  préposé  aux 
eaux  bonnes  à boire  de  Versailles,  pour  les  trois  premiers 

quartiers  1700  (3p.) 900** 

Au  sr  Lescuyer,  dessinateur  à Marly,  pour  idem  (3  p.) 

1 8oott 

Au  sr  Montreuil,  inspecteur  à Marly,  pour  idem  (3p.) 

900** 

A François  Gallin,  garde-magasin  à Marly,  pour 

idem  (3  p.) A5o** 

A Guillaume  Créant,  inspecteur  à Saint- Germain, 

pour  idem  (3  p.)  . A ho11 

2 mav-17  octobre  : au  sr  Perot,  inspecteur  à Tria- 
non , pour  ses  apointemens  des  trois  premiers  quartiers 

1 700  (3  p.) 900** 

Au  sr  Tanevot  fils,  autre,  au  jardin  de  Versailles,  pour 

idem  (3  p.) 676++ 

Au  sT  La  Croix,  employé  dans  le  parc,  idem  (A  p.). . . 

900** 

Au  sr  Deslouyt,  employé  au  magasin  des  démolitions, 

pour  idem  (3  p.) ooo** 

Au  sr  Michelet,  employé  au  poids  du  fer,  idem  (3p.) 

900** 

2 may-i5  aoust  : au  s1'  Duchiron,  employé  au  ma- 
gasin des  plombs,  pour  les  deux  premiers  quartiers 

1700  (2  p.) 1000** 

2 may-17  octobre  : au  sr  Laboulaye,  employé  aux 
vitres,  pour  ses  apointemens  des  trois  premiers  quartiers 

1700  (3  p.) 670** 

Au  sr  Andrieu,  toiseur,  pour  idem  (3  p.)..  . . i5oo** 
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A son  fils,  aydant  aux  toisez,  pour  idem  (3  p.)  a 7 
Au  sr  Crescent,  contrôleur  à Saint-Germain-en-Laye , 
pour  idem  (3p.) 2 25ott 

3 may-7  novembre  : au  sr  Goujon,  toiseur,  pour  ses 

apointemens  de  l’année  1698  (a  p.) i5oott 

9 may-2/1  octobre  : au  sr  Rennekin  Sualem,  cbar- 
penlier  liégeois,  pour  ses  apointemens  des  trois  premiers 

quartiers  1700  (3  p.) i35ott 

Au  sr  Boucault,  garde-magasin  à la  Machine,  pour 

idem  (3p.) 675** 

i3  juin  : aux  héritiers  du  feu  sr  Perrault,  contrôleur 
à Trappes  et  Saclay,  pour  ses  apointemens  du  mois  de 
janvier  et  des  dix  premiers  jours  de  février.  488^  17®  gd 
Au  sr  Perrault  le  jeune,  toiseur,  pour  ses  apointemens 
pendant  le  même  temps i66tt  i3s  4d 

4 juillet- 3 1 décembre  : au  sr  Mollet,  contrôleur  gé- 

néral, en  considération  du  séjour  qu’il  fait  à Versailles 
et  du  service  actuel  qu’il  rend  dans  le  département  de 
Saclay,  pour  les  dix-huit  derniers  jours  de  février  et  le 
restant  de  la  présente  année  (3  p.) 1 7 65+t  5 5 iod 

18  novembre  : à Gagnard,  élève  sculpteur,  pour  sa 
subsistance  pendant  les  six  premiers  mois  1700.  i32tt 
s5  juillet- 10  octobre  : au  sr  Haubrat,  inspecteur  à 
Chaville,  pour  ses  apointemens  des  deuxième  et  troisième 

quartiers  1700  (2  p.) 45oH 

2 5 juillet- 8 aoust  : au  s*  Boucher,  greffier  des  Bâ- 
timens,  et  à ses  héritiers  et  créanciers,  pour  ses  apoin- 
lemens  depuis  le  1 1 février  jusqu’au  28  juillet  (2  p.).  . 

1 i44*t  7® 

2 5 juillet  - 1 2 décembre  : au  s1'  Lépée,  greffier  des  Bâ- 
limens,  pour  ses  gages  du  troisième  quartier  1700  et 
pour  avoir  aydé  au  feu  sr  Boucher  pendant  led.  temps 

(3  p.) 675tt  i45  3d 

2 5 juillet  : au  sr  Antoine,  pour  la  pension  de  son  fils 

des  six  premiers  mois  de  l’année  1700 25ott 

2 aoust  : au  sr  Germain,  portier  du  Cours-la-Reyne, 

pour  les  six  premiers  mois  de  ses  gages 75** 

A Bacouël,  autre  portier  du  costé  de  Chaillot,  pour 

idem 7 5*1 

i5  aoust  : à Olivier  Fleurant,  fils  d’OuiviER , cy- 
devant  jardinier  à Trianon,  pour  sa  pension  des  six  pre- 
miers mois  de  la  présente  année  1700 i5ott 

Au  sr  Couplet,  concierge  de  l’Observatoire,  pour  les 

six  premiers  moisi700 2 5 ott 

Au  sr  Charles  Le  Brun,  portier  de  l’hôtel  des  inspec- 
teurs , pour  idem 1 8 1 

A François  Le  Bled,  portier  de  l’hôtel  de  Limoges, 
pour  idem i8iti 


A la  veuve  Pallas,  concierge  du  serrail  de  Vincennes, 

pour  idem 3oott 

3 octobre  : à Pierre  Coustillier,  cy-devant  jardinier- 
à Trianon,  pour  les  dix-huit  derniers  jours  de  juin  et -le 
troisième  quartier  1700  de  la  pension  que  S.  M.  luy  a 

accordée 448tti8s4d 

7 novembre  : au  sr  Dieuxivoye,  médecin  des  Bâtimens, 

pour  sa  pension  de  l’année  1699 2000^ 

5  décembre  : au  sr  Corneille,  peintre,  pour  sa  pen- 
sion de  l’année  1700 700^ 

Au  sr  Desportes,  autre,  pour  idem 5oott 

Au  s1  Coypel  le  jeune,  autre,  pour  idem 5oott 

Au  sr  Person,  autre,  pour  idem 4ooW 

Au  sr  Boulogne  l’aîné,  autre,  pour  idem  .....  4oott 
Au  s1  Boulogne  le  jeune , y compris  1 oott  de  supplément 

pour  1699 5oott 

A damoiselle  Madelaine  Boulogne  famée,  pour  idem 

1700 ôoott 

Au  sr  de  Saint- Georges,  historiographe  des  Bâti- 
mens, pour  lad.  année  1 700 i5ott 

Au  s1'  Vivien,  peintre,  par  gratification , pour  son  loge- 
ment de  l’amiée  1700 aoott 

A la  veuve  du  feu  sr  Duchiron,  du  magasin  du  plomb, 
pour  ses  apointemens  de  juillet,  aoust  et  des  dix-sept 

premiers  jours  de  septembre  dernier 42  6tt  9’  7d 

1 2 septembre  : au  sT  Le  Maistre,  architecte  et  expert, 
pour  la  vériffication  des  toisez  des  bâtimens,  pour  les 
trois  derniers  jours  de  juillet  et  les  mois  d’aoust  et  sep- 
tembre dernier 4 1 9tt  1 4S  6“ 

Au  sr  de  Lespine,  autre,  pour  idem.  ...  h 1 ptt  1 45  6d 
3o  décembre  : aud.  Le  Maistre,  pour  ses  apointemens 

des  trois  derniers  mois  1700 600^ 

3o  décembre  : aud.  de  Lespine,  pour  ses  apointemens 

des  trois  derniers  mois  1700 6oott 

Au  sr  de  Beauvais,  notaire  desd.  Bâtimens,  pour  sa 

pension  de  l’année  1700 4oott 

Au  sr  abbé  de  Noserine,  aumosnier  desd.  Bâtimens, 

pour  sa  pension  de  lad.  année  1700 35ott 

Somme  de  ce  chapitre..  . i4g4oitt  12®  5d 

GAGES  D’INSPECTEURS  ET  INVALIDES. 

3 janvier- 3 octobre  : à Louis  Baccari,  dit  Dilligent, 
soldat  invalide  employé  à Marly,  pour  ses  apointemens 
du  dernier  quartier  1699  et  des  trois  premiers  1700 

(4  p.) 36ott 

3 janvier- 2 may  : à Claude  Langlois,  dit  L’Espé- 
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range , autre,  pour  ses  apointemens  des  deux  derniers 
mois  1699  et  des  quatre  premiers  1700  (3  p.).  . 180» 
3 janvier- 3 octobre  : à Martin  Litaud,  inspecteur  à 
Marly,  pour  ses  apointemens  du  mois  de  décembre  1699 
et  des  trois  premiers  quartiers  1700  (4p.)..  4 37^  io“ 
A Nicolas  Lagnier , autre,  pour  idem  (4  p.).  . 45o» 
10  janvier- 3 octobre  : à Nicolas  Monplaïsiu,  inspec- 
teur à Fontainebleau,  pour  ses  apointemens  du  dernier 
quartier  1699  et  des  trois  premiers  1700  (4  p.).  365» 
10  janvier-i4  novembre  : à Ramsay,  dit  Huile,  em- 
ployé à Monceaux,  pour  ses  apointemens  du  mois  de 
septembre  1699  311  mo^s  d’octobre  1700(6  p.). . /12G» 
10  janvier- 5 décembre  : à Brunault,  inspecteur  à 
Vincennes,  pour  ses  apointemens  du  mois  de  décembre 
1699  au  mois  de  novembre  1 700  (12  p.).  . . 54 7»  ios 
10  janvier  : au  sr  Carlieu,  dessinateur  à Paris,  pour 
les  journées  qu’il  a été  employé,  à raison  de  5»  par  jour 

77ttl°5 

i4  février- 7 novembre  : à Robert  de  France,  dit 
La  France,  inspecteur  à l’église  des  Invalides,  pour  ses 
apointemens  du  mois  de  décembre  1699  et  des  trois  pre- 
miers quartiers  1700  (5  p.) 36o» 

21  février  : à Breval  et  Beller,  sergents  du  régi- 
ment du  Roy,  employez  à faire  travailler  les  soldats  du 
détachement  dud.  régiment,  pour  leurs  journées.  100» 
18  juillet- 29  aoust  : aud.  Belair,  pour  soixante 
journées  qu’il  a esté  employé  comme  inspecteur  du  con- 

roy  à Lucienne  (3p.).... 90» 

7 mars -7  novembre  : au  s1'  La  Chambre,  garde  à che- 
val à Saclay,  qui  a soin  des  rigolles  de  Meudon,  pour 
ses  apointemens  pendant  les  dix  premiers  mois  1700 

(5  p.) • 700» 

À du  Trivjer,  autre,  à Trappes,  pour  idem  pendant 

le  même  temps  (3p.) 45o» 

A Le  Maisïre,  autre,  à un  des  pavillons  de  Trappes, 

idem  (5p.) 45o» 

A Martin,  autre,  au  Perray,  pour  idem  (5  p.).  45o» 
A Françohs  Vialet,  autre,  au  Mesnil,  pour  idem 

(5  p.) 45o» 

A Denis  Rosay,  autre,  au  Pré-Clos,  pour  idem  (5  p.). 

45o» 

7 mars- 5 septembre  : à Beaulieu,  autre,  à l’étang 
de  Vieille-Eglise,  mort  le  1 4 octobre,  pour  les  huit  pre- 
miers mois  1700  (4  p.) 36o» 

7 mars-  7 novembre  : à Gaspard  Fourgault,  dit  Bussi- 
gni  , garde  à pied  à Bue,  pour  les  dix  premiers  mois  1 700 

(5  p.) 3o4» 

2 may  : à Jacques  Benoist,  inspecteur  à Marly,  pour 


les  journées  qu’il  a été  employé  aux  nouveaux  murs  de 

clôture  du  grand  parc,  à 3os  par  jour 1 5 7^  io! 

11  juillet- 3 octobre  : à Charles  Masson,  inspecteur 
au  belvéder  à Marly,  pour  les  journées  qu’il  a été  em- 
ployé, à 3os  par  jour  (2  p.) 281» 

11  juillet:  à Nicolas  Chevalier,  inspecteur  à Marly, 
pour  les  mois  de  may  et  juin,  à 5oo»  par  an.  83»  65  8'1 
3 octobre  : à luy,  inspecteur  à Noisy,  pour  le  3e  quar- 


tier 1700 12  5», 

Somme  de  ce  chapitre 7694»  6S  8d 
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3 janvier  : au  sr  L’Escuïer,  dessinateur  à Marly,  par 


gratification  , en  considération  de  ses  services. . . . 5oo» 
30  janvier  : au  sr  La  Tour,  inspecteur  des  bosquets 
du  jardin  de  Versailles,  pour  son  assiduité  et  services 
rendus  pendant  l’année  1699 3oo» 


17  janvier  : au  sr  Tripier,  chirurgien  à Marly,  pour 
les  pencemens  qu’il  a faits  aux  ouvriers  qui  ont  esté 
blessez  dans  les  travaux  de  S.  M.  pendant  les  six  der- 
niers mois  1 699 200» 

Au  sr  Villiard,  pour  l’inspection  qu’il  a eu  sur  les 

ouvrages  de  pavé  en  1699 3oo» 

Au  sr  Germain,  inspecteur  à cheval  sur  les  plants  et 
pépinières,  pour  les  divers  voyages  qu’il  a faits  pour  lest!. 

plants i5o» 

A Remy  Denis,  fontainier  à Trianon,  pour  la  peinture 
qu’il  a mis  aux  deux  cascades  de  Trianon  pendant  l’an- 
née 1699 1 00» 

A Déroché,  garçon  plombier  à Saint-Germain-en- 

Laye,  pour  les  services  extraordinaires  qu’il  a rendus  en 

1699 5o» 

A Louis  Baccary,  dit  Dilligent,  soldat  invalide  em- 

ployé à Marly,  pour  les  services  qu’il  a rendus  pendant 

1699 5o» 

Au  sr  Blondel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier  général 
desd.  Bâtiments,  tant  en  considération  de  ses  services 
que  des  avances  qu’il  a esté  obligé  de  faire  par  ordre 
du  Roy  pendant  les  six  derniers  mois  de  son  exercice 

1699 6000» 

A Pierre  Thuillier,  charpentier,  pour  la  peine  et  le 
soin  qu’il  a eu  à faire  dilligenter  les  échaffauds  qui  ont 

| esté  faits  dans  le  sallon  de  Marly , 3o» 

30  janvier  : à la  veuve  Réglet,  pour  la  dépense 
| qu’elle  a faite  pour  faire  venir  des  échantillons  de  pierre 
dure  de  Normandie  pour  le  service  des  Bâlimens.  . 3o» 
j 2 4 janvier  : à Boucault,  garde-magasin  à la  Machine, 
en  considération  de  ses  bons  services  200» 
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A Laurens,  plombier,  pour  les  soins  qu’il  a pris  en 
1699,  pour  les  ouvrages  de  plomberie  de  la  Machine  et 

les  soudures  qu’il  a dégraissées ioott 

Aux  s”  Bourgault  et  Matis,  arpenteurs,  en  considé- 
ration de  leurs  bons  services  et  des  dépenses  extraordi- 
naires qu’ils  ont  esté  obligez  de  faire  pour  les  arpen- 
tages des  bois  et  autres  héritages  acquis  au  nom  de 

S.  M îooott 

9 février  : à Mlle  Cheron,  de  l’Académie  de  peinture, 
en  considération  de  son  rare  mérite  et  du  progrès 
qu’elle  fait  dans  la  peinture  et  les  beaux-arts..  . . doo1* 
A Jamet,  jardinier,  qui  s’est  cassé  une  jambe  en  tra- 
vaillant aux  treillages  et  palissades  de  Marly 

là  février  : à Nicolas  Prouvais,  en  considération  des 
soins  qu’il  a pris  de  faire  ouvrir  et  fermer  les  deux 
grandes  portes  de  la  tour  de  la  Machine,  en  1 699.  1 oo^ 
Au  sr  Derville,  employé  au  bureau  des  plombs  et 
dessins,  en  considération  des  voyages  et  menus  frais 

qu’il  a faits  en  1699 Aoo't 

k avril  : à Nicolas  Biciieret,  jardinier,  qui  s’est  cassé 

une  épaule  en  élaguant  des  arbres  à Marly 28^ 

11  avril  : au  sr  Joanneau,  cy-devant  inspecteur  à la 
Chapelle  de  Versailles  et  à présent  à Meudon , en  consi- 
dération de  ses  services i5ott 

2 may  : à Louis-Clément  Garnier,  jardinier  de  la 

pépinière  du  Roulle,  par  gratification 200tt 

A Guesnon  , menuisier,  pour  le  soin  qu’il  a eu  de  con- 
duire les  compagnons  menuisiers  qui  ont  travaillé  à 

Marly  en  1 700 1 5oH 

A Jean  Maheu,  inspecteur  sur  les  plants  et  pépinières, 
à cause  du  séjour  et  du  travail  qu’il  a fait  à Marly,  pour 
conduire  les  ouvriers  qui  ont  travaillé  à la  journée  du 

Roy i5ott 

Au  sr  de  la  Motte,  commis  employé  aux  écriLures 
tant  des  mémoires  que  des  enregistremens,  et  pour  les 
voyages  qu’il  a faits  les  quatre  premiers  mois  1700.  2 26** 
A Risse,  Suisse  de  Notre-Dame,  pour  le  soin  qu’il  a 
eu  de  garder  le  modèle  de  l’autel  de  Notre-Dame  pen- 
dant six  semaines  de  l’année  dernière âo*1 

3o  may:  au  sr  Lunague,  chirurgien  de  la  maison  des 
Gobelins,  en  considération  de  ses  soins  extraordinaires 

pendant  1699 100N 

6 juin  : à Jean  Gouriau,  dit  Le  Breton,  compagnon 
serrurier  à la  Machine,  qui  s’est  blessé  à la  main  en  tra- 
vaillant aux  équipages  du  puisard  supérieur 3ott 

A Fay  et  à ses  confrères,  tailleurs  de  pierre  travail- 
lons à l’église  des  Invalides,  pour  le  May  de  l’Ascension. 

6ott 

) 8 juillet  : à Ferret,  manouvrier,  qui  s’est  cassé  la 


jambe  droite  en  portant  des  terres  d’égout  dans  la  pépi- 
nière du  Roulle,  pour  se  faire  penser 5ott 

icr  aoust  : au  sr  Biuot,  miroitier,  pour  les  voyages  et 
les  dépenses  extraordinaires  qu’il  a esté  obligé  de  faire, 
tant  à Versailles,  Trianon,  la  Ménagerie  et  Marly  qu’à 
Meudon,  pour  les  glaces  qu’il  a fallu  déposer  et  reposer 

pour  le  service  du  Roy 3oott 

i5  aoust  : au  sr  Tailly,  inspecteur  des  Bâtiments  à 
Compiègne,  par  gratification  pour  l’année  169g..  i5ott 
A François  Laveciief,  dit  du  Parc,  jardinier,  en  con- 
sidération des  fruits  nouveaux  qu’il  a donnez  an  Roy 

pendant  la  présente  année i5ott 

A Noël  Cotte,  matelot  du  Canal  de  Versailles,  qui 
s’est  démis  une  épaule  en  travaillant  pour  le  service  du 

Roy 5ott 

19  septembre  : à Charles  Amelot,  jardinier  de  Marly, 
pour  le  dédommager  du  rétablissement  qu’il  a fait  de  la 
recoupe  qui  a esté  emportée  par  quatre  différentes  ra- 
vines, arrivées  pendant  le  mois  de  juin  dernier.  1200+* 
3 octobre  : à Pierre  Coustillier,  cy-devant  jardinier 
à Trianon,  pour  l’entretien  qu’il  avoit  du  jardin  et  pé- 
pinière de  Trianon . . . . 383^  i6s  àd 

2 à octobre  : à luy,  pour  le  suplément  de  sa  gratifica- 
tion   65tt  1 5 5 2d 

7 novembre  : à la  veuve  de  Ledat,  compagnon  cou- 
vreur, qui  s’est  tué  en  travaillant  à la  Chapelle  du  châ- 
teau de  Versailles 6ott 

21  novembre  : au  sr  Martin,  capitaine  du  Canal  de 
Versailles,  pour  le  voyage  et  le  séjour  qu’il  a esté  forcé 
de  faire  à Fontainebleau  pendant  le  séjour  de  S.  M. . . . 

li oo«- 

A François  Vidotti,  calfateur  duel.  Canal,  pour  la 

même  considération 58H 

21  novembre  : à Jean-Baptiste  Juste,  André  Morel, 
Adrien  Sénécal,  Claude  Cantain  et  Antoine  Broche, 

matelots,  par  gratification  pour  idem 217^  10* 

A Pasquier  Socciiet,  en  considération  du  soin  qu’il  a 
pris  des  orangers  de  Fontainebleau  en  1700 ....  3oott 

A François  Le  Normand,  jardinier,  ayant  l’entretien 
du  jardin  potager  du  Roy  à Versailles,  tant  pour  les  dé- 
penses extraordinaires  et  tranchées  de  terre  neuve  qu’il  a 
fait  et  pour  avoir  remis  lcd.  potager  dans  le  bon  état  où 
il  est,  que  pour  l’obliger  à le  continuer  en  faisant  la 

même  chose  à l’avenir iooott 

28  novembre  : à Arnould  Rose,  voyer  ordinaire  du 
Roy  en  la  garenne  du  Louvre,  pour  le  soin  qu’il  a eu  de 
faire  fournir  aux  entrepreneurs  de  la  Chapelle  du  Roy  à 

Versailles  20  voyes  de  bon  bois  par  jour 3oott 

5 décembre  : au  sr  de  Cotte  le  jeune,  contrôleur  à 
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Fontainebleau,  en  considération  de  sept  voyages  qu'il  a 
faits  par  nostre  ordre,  de  Fontainebleau  à Versailles  et 
le  retour  à Fontainebleau,  le  tout  en  poste,  tant  à l’oc- 
casion du  bâtiment  nouveau  que  pour  les  changemens 
que  S.  M.  a ordonné  de  faire  pour  les  apartemens  de 
Monseigneur,  de  Messeigneurs  les  princes  et  de  celuy 
qui  avoit  esté  projette  sous  le  vestibule  du  jardin  de 

l’Etang q5o* 

A Tainterun,  pour  trois  voyages  qu’il  a faits  à Fon- 
tainebleau pour  porter  des  fruits  au  Roy 6o* 

1 5 décembre  : au  s*  de  Beaufort,  directeur  des  ma- 
gasins du  Roy  à Paris,  pour  les  dépenses  des  voyages 
qu’il  a faits  de  Paris  à Rouen  et  au  Havre,  pour  y faire 
décharger  les  deux  blocs  de  marbre  destinez  pour  les 
deux  groupes  de  Marly,  et  le  retour  à Paris,  et  Aoo* 

pour  ses  peynes  et  soins 1A98* 

Somme  de  ce  chapitre 18257*  is  6d 

ENTRETIENS  DES  MAISONS  ROYALLES. 

3 janvier  : au  sr  Séguin,  concierge  du  château  du 
Louvre,  îoo*  pour  estre  distribuez  à Henry  de  Lionne 
et  François  Parmentier,  pour  le  soin  qu’ils  ont  eu,  pen- 
dant 1699,  de  balayer,  nettoyer,  allumer  et  éteindre  le 
feu  dans  les  salles  des  Académies  d’architecture , peinture 
et  sculpture  établies  au  Louvre , et  autres  petits  services 

qu’ils  ont  rendus  100* 

10  janvier  : à Charles  Le  Brun,  portier  de  l’hôtel 
des  inspecteurs,  à Versailles,  pour  ses  apointemens  des 

six  derniers  mois  1699,  à 20’  par  jour 18A* 

A François  Le  Bled,  portier  de  l’hôtel  de  Limoges, 

pour  idem i8AH 

A Bacouel,  garde  des  avenues  du  palais  des  Thuil- 

leries,  pour  led.  temps 5o* 

A luy,  portier  du  Cours-la-Reyne  du  côté  de  Chaillot, 

pour  idem 75* 

A Germain,  autre  portier  dud,  cours  du  côté  des 

Thuilleries,  pour  idem 75* 

Au  sr  Couplet,  concierge  de  l’Observatoire,  pour  idem 

a5ott 

A la  veuve  Pallas,  concierge  du  sérail  de  Vincennes, 

pour  les  six  derniers  mois  1699 3oo* 

10  janvier- a5  septembre:  au  sr  Duru,  concierge  et 
garde-meuble  du  château  de  Vincennes,  pour  ses  apoin- 
lemens  des  deux  derniers  quartiers  1699  et  des  deux 

premiers  1700  (A  p.) 1800* 

10  janvier- 28  novembre  : à Pierre  Thiery,  garçon 
dud.  Duru,  pour  ses  gages  et  nourriture  pendant  les 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


deux  derniers  quartiers  1699  et  les  trois  premiers  1700 

(5p.) 6a5tt 

A Nicolas  Délié,  autre  garçon,  pour  les  mêmes  gages 

(5p.) 625* 

10  janvier-  10  octobre  : à Jubin,  jardinier,  pour  l’en- 
tretien du  grand  jardin  du  palais  du  Luxembourg,  du 
jardin  particulier  de  feu  Madame  de  Guise  et  du  petit 
jardin  de  l’orangerie  aud.  palais,  pendant  les  six  der- 
niers mois  1699  et  les  six  premiers  1700  (A  p.)  2000* 
A la  veuve  Lemaire  et  à Estienne  Lemaire  son  fils,  jar- 
diniers, ayant  celui  des  plants  d’arbres  à côté  du  grand 
parterre  dud.  palais,  pour  le  même  temps  (A  p.).  600* 
Au  sr  Bap.rère,  concierge  dud.  palais,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (A  p.) 1000* 

10  janvier- 18  juillet  : à Gabriel  Michel,  Suisse 
de  la  grande  porte  dud.  palais,  et  à sa  veuve,  pour  ses 
gages  des  six  derniers  mois  1699  jusqu’au  1 0 avril  1700 

(3  p.) 233*6’  8d 

10  octobre  : à Pètre,  autre  Suisse,  pour  ses  gages 
depuis  le  1 1 avril  jusqu’au  dernier  juin. . . . 66*  i3s  Ad 
10  janvier- 10  octobre  : à David  Tinemberg,  autre 
Suisse  de  la  grille  de  l’entrée  du  jardin,  pour  ses  gages 
des  six  derniers  mois  1699  et  des  six  derniers  1700 

(A  p.) 3oo* 

A Jean  Tinemberg,  autre  Suisse  de  lad.  grille,  pour 

les  mêmes  gages  (A  p.) 3oo* 

A Julien  Dujardin,  autre,  à la  basse  cour  sur  la  rue 

de  Vaugirard,  idem  (A  p.) 3oo* 

A Michel  Leduc,  autre,  à la  basse  cour  sur  la  rue 

d’Enfer,  idem  (h  p. ) 3oo* 

Aux  Religieuses  Capucines  du  nouveau  couvent,  pour 
l’entretien  de  leur  jardin  pendant  led.  temps  (A  p.).  . . 

Aoo* 

A la  veuve  Bailly,  portière  de  la  Savonnerie,  pour  ses 
gages  pendant  le  même  temps,  y compris  3o*  pour  avoir 

blanchi  le  linge  de  la  chapelle  (A  p.) 33o* 

A Barabel,  portier  de  l’Observatoire,  pour  ses  gages 
pendant  le  même  temps,  y compris  3o*  pour  son  just-à- 

corps  de  la  livrée  du  Roy  (Ap.) 23 0* 

g may-5  décembre  : à Henry-Thomas  de  Bugny,  jar- 
dinier, ayant  l’entretien  du  jardin  de  Vincennes,  pour 
ses  apointemens  des  trois  premiers  quartiers  de  la  pré- 
sente année  1700  (3  p.) 1125* 

ENTRETIENS  DE  FONTAINEBLEAU. 

23  may-3o  décembre  : à Julien  de  Bray,  ayant  l’en- 
tretien de  la  moitié  du  grand  parterre  du  Tibre,  pour 
ses  gages  de  la  présente  année  i7oo(Ap.)....  100  o* 

AA 

njrnniEiuE  nationale. 
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A Gaspard  Quinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre 

moitié,  pour  pareils  gages  (2p.) iooott 

A Gabriel  Desboüts,  ayant  celuy  (lu  jardin  des  Pins 

et  de  celuy  de  l’Élang,  pour  idem  (4  p.) 700^ 

À Chàtillon,  ayant  celuy  du  jardin  de  la  Reyne  et  des 

orangers,  pour  idem  (4  p.) i6oott 

A Gabriel  Dorchemer,  dit  La  Tour,  ayant  celuy  du 

jardin  de  la  conciergerie,  pour  idem  (4p.) 45H 

A la  veuve  Bénard,  tutrice  de  son  fils,  pour  celuy  de 

l’hôtel  d’Albret,  pour  idem  (4p.) ioott 

A Ciiâtjllon,  pour  avoir  soin  de  nettoyer  l’étang  et 

les  canaux  du  jardin  des  Pins,  pour  idem 200tt 

A la  veuve  Jean  Dubois,  peintre,  pour  le  netloyement 

de  toutes  les  peintures,  pour  idem  (4p.) 6oot+ 

A Jacques  Grognet,  couvreur,  ayant  l’entretien  de 

toutes  les  couvertures , pour  idem  (4p.) 3 1 4 ott 

A la  veuve  Tixerand,  ayant  celuy  des  vitres  dud.  châ- 
teau, pour  idem  (4p.) i5oott 

A la  veuve  Vieuxpont,  ayant  celuy  du  jardin  potager 
et  fruitier  du  jardin  neuf,  pour  idem  (4p.)....  i8ott 
A André  Girard,  ayant  celuy  des  plomhs  des  couver- 
tures, pour  idem  (4  p.) f)OOtt 

A Jean  Nivelon,  pour  le  nettoyement  du  jeu  du  Mail 

et  des  palissades,  pour  idem  (4p.) io8tt  105 

A Varin,  ayant  l’entretien  des  espaliers  du  parc,  pour 

idem  (4  p.) 97 5+t 

A Louis  Desboüts,  ayant  celuy  des  allées  et  conti- 
nuées du  parc,  pour  idem  (4  p.) aïoo+t 

Aux  Religieux  delà  Charité  d’Avon,  pour  leur  pension 

pendant  le  même  temps  (4  p.) 1 95ot+ 

A Voltigeant,  ayant  l’entretien  de  tous  les  batteaux  du 
canal,  pour  gages  do  la  présente  année  (4p.)...  200 
A Louis  Dubois,  concierge  du  logis  de  la  fontaine 

Belle  eau,  pour  idem  (4p.) i5ott 

À Pion,  pour  le  soin  et  nourriture  des  carpes  et 

cignes  dud.  canal,  pour  idem  (4p.) 1787^ 

A Couturier , ayant  le  soin  et  entretien  des  fontaines, 

pour  idem  (4  p.) 1000*+ 

A lad.  veuve  Besnard,  ayant  celuy  du  jardin  de  l’hôtel 

d’Albret,  pour  idem  (4  p.) îoott 

A Toulet,  concierge  du  pavillon  où  loge  M.  le  Sur- 

intendant  des  finances,  pour  idem  (4p.) 200** 

A la  veuve  Lasalle,  concierge  de  la  Surintendance 

des  bâlimens,  pour  idem  (4  p.) 200tt 

A Antoine  Gervais,  portier  du  parc,  pour  idem  (4  p.) 

3oott 

A Cosme  Petit,  portier  de  la  cour  du  Cheval  blanc, 
pour  idem  (4  p.) 200tt 


A Gabriel  Dorchemer,  concierge  dud.  château,  pour 

idem  (4  p.) 3oott 

A CuÂtillon,  ayant  le  soin  et  entretien  de  l’horloge, 
pour  idem  (4  p.) toott 

6 juin- 2 2 aoust  : au  sr  Clincuant,  garde  du  palais 
des  Thuilleries  et  concierge  de  la  Salle  des  comédies 
dud.  palais,  ayant  le  soin  de  nettoyer  et  tenir  propres 
toutes  les  chambres  et  salles  dud.  palais,  pour  ses  gages 

pendant  les  six  derniers  mois  1700  (2  p.) 2i5oH 

Au  sr  Le  Nostre,  ayant  l’entretien  du  petit  jardin  à 
fleurs,  des  parterres  et  des  jassemins  d’Espagne,  du 
jardin  du  palais  des  Thuilleries,  pour  ses  gages  pendant 

le  même  temps  (2p.) 45oott 

A Claude  Desgots,  ayant  celuy  de  toutes  les  allées  du 
jardin  dud.  palais  et  plants  d’arbres  d’iceluy,  avec  le  fer 

à cheval,  pour  idem  (4p.) i8oott 

A la  veuve  Masson  et  Claude  Lejuge,  sa  sœur,  ayant 
celuy  du  petit  jardin  du  palais  des  Thuilleries,  pour  idem 

(2  p.) 102 5tt 

A la  veuve  Carbonnet,  ayant  celuy  de  la  haute  allée 
des  marronniers  d’Inde  et  piscéas,  jusqu’à  la  moitié  du 
fer  à cheval,  y compris  5ott  pour  le  loyer  de  la  maison 
qu’elle  occupe  à cause  d’iceluy,  pour  idem  (2  p.).  3oott 
A Le  Bouteux  fils,  jardinier,  ayant  celuy  des  orangers 

dud.  jardin,  pour  idem  (2  p.) 45ott 

À Lamy,  portier  dud.  jardin,  pour  idem  (2  p.).  1 5ott 
A Nicolas  Lenez,  autre,  du  côté  du  manège,  pour 

idem i5ott 

A Duchemin,  autre,  de  la  porte  par  où  l’on  fait  entrer 

les  fumiers,  pour  idem  (2  p. ) i5of* 

18  juillet- 5 décembre:  à Julien  Chevillard,  fonlai- 
nier  à Vincennes,  pour  ses  gages  pendant  les  trois  pre- 
miers quartiers  1700  (3  p.) 45o+t 

i5  aoust  : à Antoine  Toireau,  garde  des  avenues  du 
palais  des  Thuilleries,  pour  se3  apointemens  des  six  pre- 
miers mois  1700 5ott 

3o  décembre  : aux  Religieux  de  la  Très  Sainte  Trinité 
du  couvent  fondé  à Fontainebleau,  tant  pour  l’entretien 
d’une  lampe  d’argent,  garnie  de  ses  chaînons,  que  S.  M. 
a donné  pour  brûler  jour  et  nuit  devant  le  très  saint 
sacrement  de  Tautel,  que  pour  la  fourniture  et  entre- 
tien des  ornemens  et  luminaire  pour  la  célébration  du 

service  divin  pendant  l’année  1700 3ooW 

3o  décembre  : au  sr  Turola,  garde-meuble,  pour  ses 

gages 3oott 

Au  sr  Dupont  et  à Jéronime  Dupont,  sa  fille  aînée, 
reçeue  en  survivance,  pour  la  pension  que  S.  M.  luy  a 
accordé  à cause  de  l’entretien  de  la  vollière  qu’il  avoit 
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avant  qu’elle  fût  convertie  en  orangerie,  pendant  1700. 

6oott 

A Nicolas  Thierry,  ayant  la  garde  et  conciergerie  du 
chenil  neuf  et  du  vieux,  qui  est  à présent  la  petite  écurie 
à Fontainebleau,  pour  ses  gages  de  l’année  1700.  ioo++ 
A Nicolas  Dorcuemer,  îoo+t  que  le  Roy  luy  a accordé 
pour  et  au  lieu  de  la  pension  que  feu  Louis  Dorchemer, 
son  frère,  luy  devoit  payer  sur  le  nettoyement  des  cours 
du  château  de  Fontainebleau,  dont  il  étoit  chargé,  que 
S.  M.  a suprimé,  l’ayant  mis  à l’entretien,  suivant  le 
marché  qui  en  a esté  fait,  et  ce  pendant  1700. . . îoott 
A Julien  Lory,  horlogeur,  ayant  l’entretien  et  répara- 
tion de  l’horloge  du  château  de  Fontainebleau,  pendant 

1700 1 oo+l 

A Desplats,  ayant  la  charge  de  garde  de  la  basse 
cour  des  cuisines  du  château  de  Fontainebleau,  pour 

idem 5ott 

A Charles  Picault  de  Dernault,  ayant  la  charge  de 
garde  de  la  basse  cour  du  Cheval  blanc  aud.  château, 
pour  ses  gages  en  lad.  qualité  pendant  1700..  37++  10’ 
Somme  de  ce  chapitre ââ5oitt 

GAGES  D’OFFICIERS  ET  EMPLOYEZ 

SUIVANT  L’ESTAT  PAR  ORDONNANCES  PARTICULIERES. 

3o  décembre  : au  sr  Coquart  de  la  Motte,  Conseiller 
du  Roy  en  ses  Conseils,  intendant  et  ordonnateur  ancien 
de  ses  Bâtimens,  jardins,  tapisseries  et  manufactures, 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages  pendant  lad.  année.  . . 

. û5oott 

Au  sr  Blondel,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  in- 
tendant et  ordonnateur  alternatif  desd.  Bâtimens,  jar- 
dins, tapisseries  et  manufactures,  û 6 6 5+1  pour  trois 
quartiers  de  ses  gages,  et  6oott  pour  ceux  de  ses  commis. 

5265tt 

Au  sr  de  Cotte,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils, 
intendant  et  ordonnateur  triennal  desd.  Bâtimens.  . . . 

ô5oo+t 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général  alternatif  desd.  Bâ- 
timens, pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmenta- 
tion d’iceux ; 4 j 2 5+1 

Au  sr  Mollet,  contrôleur  général  triennal  desd.  Bâ- 
timens, pour  idem 4 1 3 31+ 

A Me  François  Gabriel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier 

général  desd.  Bâtimens,  3i5ott  pour  trois  quartiers  de 
ses  gages  de  la  charge  de  trésorier  général  alternatif  et 
de  la  moitié  de  celle  de  trésorier  général  ancien,  et  3ooH 
pour  ceux  de  ses  premiers  commis  pendant  1700.  . . . 
345olt 


A Me  Joseph  Blondel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier  gé- 
néral desd.  Bâtimens,  pour  pareils  gages 345otl 

Au  sr  Francines,  intendant  de  la  conduite  et  mouve- 
ment des  eaux  et  fontaines  de  S.  M.,  325ott  pour  trois 
quartiers  de  ses  gages  et  augmentation  d’iceux  en  lad. 
qualité;  7000+1  à cause  de  l’entretien  qu’il  a des  fon- 
taines de  Rungis,  palais  de  Luxembourg,  Croix  du  Ti- 
roir et  château  du  Louvre,  et  800++  pour  l’entretien  des 
fontaines  et  grottes  du  château  de  Saint-Germain-en- 

Laye ioo5o+l 

Au  sr  de  Cotte,  architecte,  entretenu  pour  le  service 
des  Bâtimens,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité..  . aâoo+l 

Au  sr  Gabriel,  autre  architecte îooo+l 

Au  sr  Le  Maistre,  autre  architecte 1000+1 

Au  s1  de  la  Hire  , professeur  de  l’Académie  d’archi- 
tecture établie  au  Louvre,  pour  y tenir  les  Conférences 

et  y enseigner  publiquement 1200++ 

Au  sr  Félibiën,  historiographe  des  Bâtimens,  pour 

ses  gages  en  lad.  qualité 1 200*+ 

A Jean-François  Félibiën,  ayant  la  garde  des  figures 
qui  sont  dans  le  magasin  des  Antiques  placé  au  Louvre , 

ide  m âoo+1 

A Noël  Coypel,  peintre  ordinaire  des  Bâtimens,  idem. 

200++ 

AFriquetde  Vaurose,  peintre  ordinaire,  idem.  200++ 
3o  décembre  : à Nicolas  Bailly,  peintre  en  minia- 
ture entretenu  pour  le  service  des  Bâtimens,  pour  idem. 

200++ 

A François  Girardon,  sculpteur,  faisant  ordinairement 
les  modelles  et  ornemens  tant  au  Louvre  qu’ailleurs, 


pour  ses  gages aoo+l 

A Corneille  Vanclève,  autre  sculpteur 200+1 

A Thomas  Renaudin,  autre  sculpteur i5o+l. 

A Antoine  Coisvox,  autre  sculpteur 200+1 

A Pierre  Legros,  autre  sculpteur i5o*l 

A Pierre  Mazelines,  autre  sculpteur i5o+l 

A Jean  Cuvillier,  marbrier 3oH 

A François  Deschamps,  autre 3 o++ 


A Dqminico  Cucci,  qui  fait  toutes  les  garnitures  de 
bronze  doré  des  portes  et  croisées  des  Maisons  Royalles. 

6 oit 

A Le  Clerc,  graveur,  pour  idem îoo+l 

A la  veuve  et  héritiers  de  Claude  Tricot,  maître  des 
œuvres  de  maçonnerie  des  Bâtimens  du  Roy.  . . . 6oo++ 
A Paul-Mathieu  Poisson  , maître  des  œuvres  de  char- 
penterie; pour  avoir  l’œil  sur  toutes  les  charpentes  des 


Maisons  Royalles 6oo++ 

A Jean  Dorbay,  maçon 3o+l 

A Pierre  Thévenot,  autre 3ot+ 
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À Jacques  Mazière,  autre. 3o** 

A Gérard  Marcou,  autre 3o** 

A Jacques  Varignon,  autre . 3o** 

A Jean  Mallet,  charpentier 3o** 

A Estienne  Remy,  menuisier ► . 3o** 

A Pierre  Veydeau,  autre . 3o** 

A Antoine  Rivet,  autre . 3o** 

A Pierre  Roger,  serrurier 3o** 

A André-Charles  Boule,  ébéniste ..  3o** 

A Jean  Oppenordt,  autre 3o** 

A Gabriel  Janson,  vitrier...  - 3o** 

A Bernard  Lespinouze,  autre . 3 O** 

A Jacques  Lucas,  plombier 3o** 

A Louis  Regnouf,  paveur 3o** 

A Bon  Briot,  miroitier 3o** 

A Guillaume  Desauziers,  peintre  et  doreur..  . . 3o** 

A Masselin  , chaudronnier 3o** 

A Padelain  et  Yarisse,  ramonneurs  de  cheminées.  . 

6o** 

A Armand-Claude  Mollet,  jardinier,  retenu  pour  tra- 


vailler aux  desseins  des  parterres  et  des  jardins  de  S.  M. 

lorsqu’il  sera  commandé 5oott 

A Jacques  Thuret,  horiogeur,  retenu  pour  entretenir 
toutes  les  pendules  des  bâtimens  tant  à Paris  qu’à  Ver- 
sailles  3oo** 

A René  Séguin,  concierge  du  château  du  Louvre,  pour 
tenir  nettes  toutes  les  grandes  et  petites  galleries,  les 
ouvrir  et  fermer,  pour  ses  gages  tant  anciens  que  nou- 
veaux  î oo** 

A Duclos,  concierge  du  Collège  de  France,  pour 

deux  quartiers  de  ses  gages ah1* 

A Henry  Soûl aigre,  portier  du  vieux  château  de 
Saint-Germain , pour  trois  quartiers  de  ses  gages.  . 75** 
A Claude  Thuillier,  portier  de  la  porte  du  parc  au 

bas  des  descentes  du  château,  idem 7b** 

A Pierre  Binet,  portier  du  château  neuf  de  Sainl- 

Germain-en-Laye 7 

A Louis  Poisson,  peintre 3o** 

A Jacques  Barbier,  maçon.. 3o** 

A Jean-Jacques  Aubert,  charpentier..  3o** 

A Thomas  Vallerand,  serrurier 3o** 

A Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  charpentier.  3o** 

A Jean  Guenon,  menuisier 3o** 

Au  sr  de  la  Chevalleraye,  concierge  du  château  de 

Madrid i5o** 

Au  sr  Avé  Bourgeon,  garde  des  fontaines  de  Pou- 

gues,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages 76** 

A Gaulard,  concierge  de  l’hôtel  des  Ambassadeurs 
extraordinaires îoo** 


A luy,  pour  l’entretenement  d’un  portier  et  d’unjar* 


dinier. 1 5ott 

A Joseph  Rouillé,  serrurier  ...............  3o** 

A la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon,  couvreur.  .......  3o** 


ier  avril- 3o  décembre!  à Nous,  pour  nos  gages,  tant 
à cause  de  notre  charge  de  Surintendant  et  ordonnateur 
général  desd.  Bâtimens  et  pensions  attribuées  et  unies  à 
icelle  qu’en  qualité  de  premier  architecte  de  S.  M.  pen- 
dant la  présente  année  (4  p.) 49200** 

ier  aoust-3o  décembre  : à M.  le  marquis  de  Sainî- 
Hérent,  capitaine  et  concierge  du  château  de  Fontaine- 
bleau, pour  ses  gages  pendant  la  présente  année,  outre 
1200**  employez  dans  l’Etat  du  Roy  de  la  Maîtrise  de 


Melun  et  Fontainebleau  (2  p.) 38oo** 

Somme  de  ce  chapitre 1 0 5 2 3 8** 


DÉPENSES  DU  CHÂTEAU  DE  MEUDON, 

PAYÉES  DES  DENIERS  DE  LA  CASSETTE  PE  MONSEIGNEUR. 

16  may  : à Antoine  Rivet,  menuisier,  pour  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  peur  le  service  de 

Monseigneur,  à Meudon 722 **  4S 

A Cartel,  menuisier,  pour  ouvrages  idem.  . 74**  1 5S 
A Guillaume  Desauziers,  peintre  et  doreur,  pour  ses 

ouvrages  de  dorure 8 1 Att  g5 

A Paul  Dufaux,  pour  ouvrages  de  dorure.  3^8++  3S  4d 
Au  sr  Joubert,  peintre,  pour  un  tableau  en  mignature 
qu’il  a fait  et  livré  à Meudon , représentant  la  Gallerie 

d’eau  de  Versailles 4oo** 

A Hourlier,  sculpteur,  pour  une  bordure  qu’il  a li- 
vré pour  led.  tableau 5o** 

A Dugoulon  et  Le  Goupil,  sculpteurs,  pour  la  sculp- 
ture qu’ils  ont  fait  à deux  cheminées 1 3o6M  1 3S 

A Jolivet,  Taupin  et  Belan,  autres,  pour  leurs  ou- 
vrages de  sculpture 829**  5S 

A Belan,  Dugoulon,  Taupin  et  Le  Goupii.,  autres,- 
pour  leurs  journées  de  compagnons  sculpteurs  qui  ont 
réparé  sur  le  blanc  les  sculptures  du  château  de  Meudon. 

i35tt 

A Havard,  La  Lande  et  Guyot,  autres,  pour  ouvrages 
de  sculpture  en  bois  à trente-trois  consolles  à porce- 
laines  ii64** 

A eux,  pouravoirréparésurleblanclesd. consolles.  99'+ 
A Tarlay  et  Dezaigres,  marbriers,  pour  ouvrages  de 

marbre  par  eux  fait  et  livrez 1788*1  175  6d 

A Lochon,  ébéniste  et  fondeur,  pour  ouvrages  de 
bronze  doré  d’or  moulu  qu’il  a fait  et  livrez.  . 740*+  55 
Ausr  Guymond  et  C‘e,  pour  les  glaces  qu’ils  ont  fourni 

pour  Meudon 34 1 6** 

Somme  de  ce  chapitre. ...  11918**  1 2 ’ 5d 
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90  décembre  1700  : de  Me  Pierre  Gruïn,  garde  du 
Trésor  royal,  2 2 9895  4**  3S  4d  pour  employer  au  paye- 
ment des  dépenses  que  le  Roy  a ordonné  estre  faites 
en  ses  Bâtimens  pendant  l’année  prochaine  1701,  et 

19157**  19*  pour  les  taxations  du  trésorier 

23l8l  1 2**  2S  4d 

2 janvier  1701  : de  luy,  5ooo**  pour  délivrer  à Mon- 
sieur l’archevesque  de  Rouen,  pour  une  année,  écheue 
le  3o  décembre  1700,  du  loyer  de  deux  maisons  à luy 
apartenantes  rue  Vivien  à Paris , occupées  par  la  biblio- 
thèque du  Roy,  et  4i**  i3s  4d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier  5o4i**  i3s  4d 

De  luy,  19000**  pour  délivrer  au  sr  Deville,  sçavoir  : 
(iooo**par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a 
pris  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Sevne  pendant  Tannée 
dernière  1700,  et  6000**  de  pension  extraordinaire  que 
S.  M.  luy  a accordée  pendant  la  môme  année,  et  100** 

pour  les  taxations 12100** 

De  luy,  800**  pour  délivrer  à Jean  Massagati  et  Pal- 
marin  Palmabini,  anciens  gondolliers  vénitiens,  par  gra- 
tification, en  considération  du  service  qu’ils  ont  rendu 
sur  le  Canal  de  Versailles  pendant  1700,  et  G**  i3s  4d 

pour  les  taxations  du  trésorier 806**  i3“  4d 

De  luy,  4oo**  pour  délivrer  au  nommé  Soulaigre, 
concierge  du  château  vieux  de  Saint-Germain-en-Laye, 
pour  son  remboursement  des  dépenses  qu’il  a faites  pour 
faire  nettoyer  dans  les  apartemens  et  cours  dud.  château 
pendant  Tannée  dernière  1 700,  que  le  Roy  et  la  Revne 
d’Angleterre  y ont  logé,  et  3**  6S  8d  pour  les  taxations 

du  trésorier 4o3**  65  8d 

De  luy,  684**  5S  pour  délivrer  au  sr  curé  de  Marly, 
sçavoir  : 210**  pour  la  non  jouissance,  pendant  Tannée 
dernière  1700,  de  75  arpens  de  pré  compris  dans  le 
fond  de  Marly,  et  474**  5S  pour  la  non  jouissance,  pen- 
dant lad.  année,  de  ïa  dixme  des  terres  labourables  de 
lad.  cure  que  le  Roy  a fait  planter  en  bois,  y compris  la 
dixme  du  troupeau  du  Trou  d’Enfer,  et  5**  1 A5  pour  les 

taxations  du  trésorier 689**  19’ 

De  luy,  2000**  pour  délivrer  au  sr  M'orlet,  par  grati- 
fication, en  considération  du  soin  qu’il  a pris  des  plants 
d’arbres  des  jardins  et  avenues  des  Maisons  Royalles  pen- 


dant l’année  dernière  1700,  et  16**  i3s  4d  pour  les  taxa- 
tions  20i6**i3s4d 

De  luy,  1000**  pour  délivrer  au  sr  Balon  fils,  par 
gratification,  en  considération  des  services  que  feu  son 
père  a rendus  dans  les  plants  d’arbres  desd.  jardins 

et  avenues,  et  8**  6S  8d  pour  les  taxations 

1 oo8*t  65  8d 

De  luy,  3oo*+  pour  délivrer  à la  veuve  du  sr  Jourdan, 
cv-devant  inspecteur  dans  les  bâtimens  et  jardins  du  châ- 
teau de  Versailles,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a 
accordée  pendant  Tannée  dernière  1700  en  considéra- 
tion des  longs  services  qu’il  a rendus  à S.  M.  en  cette 

qualité,  et  2**  ios  pour  les  taxations 3o9**  105 

De  luy,  375**  pour  délivrer  au  sr  prieur  curé  de 
Croissy- la -Garenne,  prèz  de  Saint-Germain-en-Laye, 
pour  son  indemnité  de  la  non-jouissance  des  dixmes  pen- 
dant Tannée  dernière  1700  sur  les  terres  acquises  au 
nom  du  Roy  dans  lad.  parroisse,  et  3**  as  5d  pour  les 

taxations 378**  2 5 6d 

De  luy,  4oo**  pour  délivrer  au  nommé  GhÂtillon,  jar- 
dinier de  l’orangerie  de  Fontainebleau  , par  gratification, 
en  considération  du  soin  qu’il  a eu  des  orangers  de  S.  M. 
pendant  Tannée  dernière  1700,  et  3>*  6S  8a  pour  les 

taxations 4o3**  6S  8d" 

De  luy,  i5oo**  pour  délivrer  au  sr  Gobert,  cy-devant 
intendant  clés  Bâtimens,  pour  la  pension  que  le  Roy  lui 
a accordée  pendant  la  présente  année  pour  lui  donner  » 
moyen  de  subsister  avec  sa  famille,  et  12**  ios  pour  les 

taxations  du  trésorier 1012**  io* 

De  luy,  1000**  pour  délivrer  à la  veuve  Vieuxpont, 
jardinier  du  jardin  potager  de  Fontainebleau,  par  gra- 
tification, une  fois  payée  seulement  , pour  aucunement  la 
dédommager  des  augmentations  et  réparations  que  ses 
pères  ont  fait  à Ja  maison  qu’elle  occupe  and.  potager, 
au  moyen  de  quoy  lad.  maison  apartiendra  à l’avenir  à 
S.  M.  en  pleine  propriété,  et  8**  6S  8d  pour  les  taxations 

1008**  6S  8d 

19  février  : de  luy,  1 180**  pour  délivrer  aux  principal, 
procureur  et  boursiers  du  collège  de  Cambray  pour  le 
dédommagement,  pendant  Tannée  1700,  de  leurs  bâti- 
mens qui  ont  esté  démolis  par  ordre  du  Roy  pour  lai 
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construction  du  Collège  de  France,  et  9++  16*  8d  pour  les  | 

taxations 1189++  t6s  8d 

a5  may  : de  luy,  8828++  2S  4d  pour  délivrer  au  sr  Le 
Camus,  seigneur  de  Saint-Mandé,  pour  son  payement 
tant  du  fonds  et  non  jouissance  des  terres,  préz  et  autres 
hériltages,  droits  de  lots  et  ventes  et  d’indemnité,  à luy 
apartenans,  occupez  par  le  grand  Cours  qui  conduit  de 
l’Arc,  de  triomphe  à Vincennes,  par  l’avenue  qui  conduit 
de  Picpus  à la  ménagerie  de  Vincennes,  et  par  la  grande 
avenue  qui  conduit  de  Pai'is  à Saint-Maur,  passant  par 
la  nouvelle  enceinte  plantée  en  l’année  1662,  que  des 
droits  de  lots  et  ventes  et  d’indemnité  d’iceux  apartenans 
aud.  s1'  Le  Camus  pour  les  héritages  qui  ont  esté  rem- 
boursez et  ceux  qui  restent  à rembourser  à plusieurs 
particuliers,  occupez  par  lesd.  Cours  et  avenues,  qui  luy 
sont  censuels  à cause  de  sad.  terre  et  seigneurie  de  Saint- 
Mandé,  et  73++  h!  hd  pour  les  taxations.  8901++  i3s  8d 

17  juin  : de  luy,  283o++  pour  employer  au  payement 

des  gratilîications  que  le  Roy  a accordées  aux  officiers 
des  bâlimens  et  jardins  de  son  château  de  Fontainebleau 
en  considération  du  bon  état  de  leurs  entretiens  pendant 
l’année  dernière  1700,  et  23++  1 15  8d  pour  les  taxations 
du  trésorier 2 853++  1 is  8d 

9 juillet  : de  luy,  3ooo++  pour  délivrer  au  sr  Marigner , 
par  gratification  ordinaire,  en  considération  du  travail 
extraordinaire  qu’il  a fait  pour  la  vérifficalion  et  le  paye- 
ment des  vieilles  debtes  des  Bâtimens  du  Roy,  et  2 5++ 

pour  les  taxations  du  trésorier 30  2 5++ 

3 may  : de  luy,  3ooo++  pour  délivrer  aux  preslres  de 
la  Mission  establis  à Fontainebleau,  pour  leur  subsis- 
tance et  enlretennement  pendant  les  six  premiers  mois 

de  la  présente  année  1701 . 3ooo++ 

28  novembre  : de  luy,  6oo++  pour  délivrer  à la  veuve 
du  feu  sr  Manessier,  trésorier  général  des  Bâlimens, 
pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée  et  à ses 
filles  pendant  la  présente  année  pour  leur  donner  moyen 
de  subsister,  et  5++  pour  les  taxations 6o5++ 

18  décembre  : de  luy,  3oo++  pour  délivrer  au  nommé 

Cuccy,  ébéniste  et  fondeur,  pour  la  pension  que  le  Roy 
luy  a accordée  pendant  la  présente  année  1701,  et  2++  ios 
pour  les  taxations . 3o2++  105 

De  luy,  2 0 0 o++  pour  délivrer  au  sr  Desgodets,  archi- 
tecte, pour  ses  apointemens  pendant  la  présente  année, 

et  i6++  i3s  âd  pour  les  taxations 2016++  i3s  âd 

De  luy,  i5oo++  pour  délivrer  au  sr  Bailly,  peintre, 
ayant  la  garde  des  tableaux  du  Roy,  pour  ses  apointe- 
mens pendant  la  présente  année,  et  1 2++  ios  pour  les 

taxations 1 5 1 2++  1 o5 

12  décembre  : de  luy,  3oo++  pour  délivrer  au  sr  Ar- 


noult,  sçavoir  : 25o++  pour  une  autruche  et  5o++  pour  un 
porc-épic,  qu’il  a livrés  pour  le  service  du  Roy  à la  Mé- 
nagerie, de  l’envoi  du  s1'  Mosnier,  d’Aix  en  Provence,  et 

2++  ios  pour  les  taxations  du  trésorier 3o2++  io* 

18  décembre  : de  M.  Jean  de  Turmenyes,  garde  du 
Trésor  royal,  8000++  pour  délivrer  au  sr  Portail,  sei- 
gneur de  Chatou,  pour,  avec  18800++  qu’il  a cy-devant 
reçeu,  faire  26800*+  à compte  de  37760+*  7’  6d  qui  luy 
sont  dûs  pour  plusieurs  terres,  pâtures  et  autres  héril- 
tages sçituez  sur  le  terroir  de  Chatou,  qui  sont  occupez 
depuis  1666  par  les  avenues  du  château  de  Saint-Ger- 
main-en-Laye  et  par  la  garenne  du  Vézinet,  et  66++  i3s  kd 

pour  les  taxations 8066++  i3s  âd 

2i  décembre  : de  luy,  2600++  pour  délivrer  au 
sr  Desgots,  par  gratification,  en  considération  du  service 
qu’il  a rendu  dans  les  Bâtimens  pendant  les  trois  der- 
niers mois  1700  et  l’année  1701,  à raison  de  2000++ 
par  an,  et  20++  i6s  8d  pour  les  taxations  du  trésorier..  . 

2020++  i6s  8d 

De  luy,  1 200++  pour  délivrer  au  sr  Dufresny  de  Rivière, 
l’un  des  dessinateurs  des  jardins  de  S.  M. , pour  ses 
gages  en  lad.  qualité,  pendant  l’année  écheue  le  21  sep- 
tembre dernier,  et  10++  pour  les  taxations 1210++ 

6 décembre  : de  luy,  3ooo++  pour  délivrer  aux  prestres 
de  la  Mission  de  Fontainebleau  , pour  leur  subsistance  et 
enlretennement  pendant  les  six  derniers  mois  de  l’année 
1701,  y compris  les  taxations 3ooo++ 

RECETTE  PARTICULIÈRE. 

23  janvier  1701  : de  M.  de  Turmenyes,  cy-devant 
receveur  général  de  l’hôtel  royal  des  Invalides,  60000++ 
suivant  l’ordre  à luy  donné  par  M.  de  Chamillart  ce- 
jourd’huy,  pour  estre  employez  aux  dépenses  à faire  au 
bâtiment  de  l’église  dud.  hôtel  pendant  la  présente 

année . ; 60000++ 

i3  février:  d’ANNET  Lamoureux,  maçon,  277++  pour 
21  toises  cubes  de  moilon  de  meulière,  à 12++  la  toise 
cube,  et  37  morceaux  de  pierre  de  taille  et  libage  de 
Meudon , provenant  des  deux  faces  extérieures  du  pont 

inutilé  démoli  sur  le  chemin  de  la  Selle 277++ 

De  la  somme  de  A A 87++  is  8d  provenant  de  la  cassette 
de  Monseigneur,  pour  estre  employés  au  payement  des 
cinq  contre-cœurs  de  bronze  que  Monseigneur  a ordonné 
estre  faits  à Meudon  pendant  la  présente  année,  y com- 
pris 37++  i5  8d  pour  les  taxations  de  la  somme  de  AA5o++ 

à quoy  montent  lesd.  contre-cœurs AA87++  is  8d 

20  janvier  : le  Roy  ayant  réglé,  le  9 de  ce  mois,  que 
l’on  fera  payer  à la  succession  de  Robert  Anglard  les 
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3o558++  qu’elle  luy  redoit  par  le  finito  du  compte  des 
ouvrages  de  maçonnerie  que  led.  Anglird,  Jean  et  Ga- 
briel, ses  fils  et  associez,  ont  faits  à Vincennes  jusqu’en 
l’année  1682,  et  S.  M.  ayant  mis  néant  sur  la  demande 
qu’ils  ont  faite  de  195991**  pour  des  ouvrages  qui  ne 
la  regardent  pas,  estans  faits  sur  des  marchez  passez 
au  nom  de  feu  M.  le  cardinal  Mazarin,  et  payés  par  le 
sr  Picon,  son  trésorier,  lesd.  marchez  et  mémoires  ont 
esté  cejourd’huv  déposez  chez  Lamy,  notaire  à Versailles, 
pour  estre  mis  au  rang  de  ses  minutes,  cy  pour  mé- 
moire. Les  susd.  marchez  et  mémoires  ont  esté  lacérez 
le  18  avril,  en  exécution  de  l’arrest  du  Conseil  d’Etat 
du  1 6 dud.  mois  et  an. 

6 mars  : du  s1'  Pigoreau,  632*+  175  provenant  de  la 
vente  de  quelques  équipages  de  Pierre  Lemaistre,  en- 
trepreneur de  l’aqueduc  de  Maintenon,  apartenans  au 
Roy,  attendu  qu’ils  sont  passez  dud.  Lemaistre  dans  le 

compte  que  M.  Robelin  a fait  avec  luy 632++ 1 7“ 

Des  particuliers  qui  ont  jouy  des  herbes  et  pêches  de 
la  nouvelle  rivière  d’Eure  depuis  Pontgoin  jusqu’à  Ber- 

chère  pendant  l’année  dernière  1700 8i4++  1 os 

Des  héritiers  de  Jean  Benoist,  entrepreneur,  et  de 
feue  Marie- Jeanne  Anglart,  sa  femme,  fille  et  héri- 
tière de  Gabriel  Anglart,  maçon,  4698**  a5  iod,  en  dé- 
duction et  pour  demeurer  par  lesd.  héritiers  d’autant 
quittes  sur  la  somme  de  3o557*+  i45  1 id  dont  la  succes- 
sion dud.  Gabriel  Anglart  se  trouve  relicatpire  envers 
S.  M.,  conjointement  avec  feu  Robert  Anglart,  père  et 
associé  dud.  Gabriel  Anglart  et  de  Jean  Anglart,  son 
second  fils,  dans  les  ouvrages  de  maçonnerie  et  autres 
qu’ils  ont  cy-dcvant  faits  en  ta  dépendance  du  château 
de  Vincennes,  suivant  le  compte  arreslé  le  27  février 

dernier • 4698++2siod 

Du  s’  Pitre,  entrepreneur,  363+*  6S  pour  le  prix  des 
outils  qui  luy  ont  esté  livrez  du  magasin  de  Guignon- 
ville  par  le  sr  Pigoreau  de  Maintenon,  en  1699.  363*+  69 
Du  sr  Brunaclt,  inspecteur  à Vincennes,  pour  le  prix 
des  bois  morts  qui  ont  esté  abbalus  par  les  vents  dans 
le  parc  de  Y incennes  pendant  le  mois  de  février  der- 
nier   3o6++  1 7" 

i3  mars  : de  Clément  Baujuan,  pour  de  vieux  bois 

vendus  à Chambord  au  profit  du  Roy 20++ 

Du  nommé  Crocquoison,  maçon,  pour  le  prix  des 
démolitions  provenant  d’un  logement  de  Suisse  inutile 

dans  la  plaine  de  Sataury 84++  9’ 

De  la  somme  de.  1 2750**  provenant  de  la  cassette  de 
Monseigneur  pour  estre  employée  à compte  du  pavé  qu’il 
fait  faire  dans  le  parc  de  Meudon  pendant  la  présente 
année,  y compris  iq5++  7’  pour  les  taxations. . . . 12750*+ 


3 avril  : de  Simphorien  Potier,  pour  une  année,  écheue 
le  dernier  décembre  1700,  du  loyer  des  préz  et  terres 
plantées  en  ozier  qui  sont  dans  les  isles  proche  la  Ma- 
chine, apartenantes  au  Roy 6oo++ 

Du  sr  Luciiet,  pour  le  prix  des  bois  qui  ont  esté  cou- 
pez en  élaguant  les  arbres  du  jardin  du  palais  des  Thuil- 
leries  qui  ont  esté  vendus  au  profit  de  S.  M. . A78++  ios 
De  divers  particuliers,  pour  le  prix  des  baux  à ferme 
des  terres,  préz,  oziers  et  pâturages  des  rigolles,  étangs 
et  retenues  des  départemens  de  Trapes,  Saclay,  Le  Perrav 
et  pourtour  des  murs  du  grand  parc  de  Versailles,  poul- 
ies années  1699  et  1700,  et  pour  les  foins,  avoines  et 
autres  grains  provenant  des  récoltes  desd.  années,  qui  ont 

esté  vendus  au  profit  du  Roy 5o44++  i8‘  iod 

ier  may  : de  Louis  Regnouf,  paveur,  pour  le  prix  de 
28  toises  3o  pieds  carrés  de  petit  pavé  fendu  en  trois, 
provenant  des  allées  du  jardin  de  Marly,  et  12  toises 
22  pieds  carrés  de  pareil  pavé,  provenant  du  logement 
que  l’on  a fait  pour  M.  Mollet,  contrôleur  au  magasin 
des  démolitions,  à raison  de  /1  ++  ios  la  toise  carrée. ... 

1 8 6++  ios 

8 may  : de  divers  particuliers , pour  le  prix  des  arbres 
abattus  par  les  vents  dans  le  Gours-la-Revne  et  dans  les 
avenues  de  Versailles,  de  200  hottes  de  paille  d’avoine 
et  19  septiers  d’avoyne  vendus  au  profit  du  Roy..  2 43++ 
De  Nicolas  L’Hérault,  pour  le  prix  de  cinq  miliers  de 
fagots  provenant  de  l’élaguement  des  ormes  du  petit  parc 
de  Saint-Germain-en-Laye,  qui  luy  ont  esté  vendus  au 

profit  de  S.  M.,  à raison  de  4o++  le  millier 200+t 

19  juin  : d’HoNNORÉ  Bertaude,  jardinier  à Toulon, 
pour  une  année,  écheue  le  3o  avril  dernier,  de  la  rente 
du  jardin  du  Roy  sçitué  au  terroir  dud.  Toulon,  suivant 
le  bail  à loyer  pour  six  ans,  passé  par  devant  notaire  en 
lad.  ville,  le  8 juin  1697,  avec  Guillaume  Le  Roy,  aussi 
jardinier  aud.  Toulon , au  lieu  et  place  duquel  led.  Bbr- 
taude  a esté  subrogé  par  acte  du  7 mai  dernier.  . ioo++ 
3i  juillet  : de  la  somme  de  1 5682++  3S  5d,  provenant 
de  la  cassette  de  Monseigneur,  sçavoir  : celle  de 
1 5552++ gs  1 id  pour  estre  employée  au  parfait  paye- 
ment de  28197++  3S  1 +a  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
pavé  que  Monseigneur  a ordonné  [estre  faits  à Meudon 
et  à Cliaville  pendant  la  présente  aimée,  et  129++  i3s  6d 

pour  les  taxations 1 5682++  3S  5d 

11  octobre  : du  sr  Brunault,  inspecteur  à Vincennes, 
A61++  ios  restante  entre  ses  mains  de  celle  de  689++  i4\ 
à quoy  monte  le  prix  des  bois  morts  provenant  du  parc 
du  château  de  Vincennes  qui  ont  esté  vendus  au  profit 
de  S.  M.  depuis  le  8 may  1699  jusques  et  compris  le 
3i  décembre.  1700  /161++  1 7* 
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il  décembre  : de  la  somme  de  îSâogtt  35,  provenant 
de  la  cassette  de  Monseigneur,  pour  estre  employée  au 
payement  des  ouvrages  qu’il  a ordonné  estre  faits  pen- 
dant le  mois  d’octobre  dernier  à l’appartement  de  Mon- 
seigneur le  duc  et  de  Madame  la  duchesse  de  Bourgogne, 
au  château  de  Meudon,  y compris  i52**  2S  iod  pour  les 
taxations  de  la  somme  de  18267**  3<i>  à quoy  montent 

lesd.  ouvrages i84o9**3s 

24  mars  1702  : de  la  somme  de  i64ntt  6S  2d,  à quoy 
monte  le  reliquat  du  compte  des  derniers  jours  de  juin 
et  des  six  derniers  mois  1699,  arresté  cejourd’hui .... 

1 64 1 i**  6S  2d 

3o  avril  : de  M.  François  Gabriel,  Conseiller  du  Roy, 
trésorier  général deses  Bâtimens,  3oooo**  du  fonds  qu’il 
a entre  ses  mains  de  son  exercice  de  la  présente  année, 
pour  estre  employée  au  payement  de  partie  des  gages 
des  officiers  des  Bâtimens  de  l’année  dernière  1701  ..  . 

3oooo** 

3o  septembre  1702  : de  luy,  25ooo**  du  même  fonds 
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pour  estre  employée  au  payement  de  ce  qui  reste  dû 

desd.  gages  de  l’année  dernière  1701 25oooft 

Avril  1704  : des  particuliers  locataires  des  maisons 
apartenantes  au  Roy  à Paris,  pour  le  prix  de  leurs  baux 

pendant  l’année  1701 . . . . 2000** 

5 février  1 701  : de  Mc  Jean-Baptiste  Durev  de  Vieux- 
cour,  cy-devant  trésorier  général  des  Bâtimens,  1681*+, 
somme  ordonnée  estre  remise  aud.  sr  Blondel  par  l’ar- 
resl  de  correction  de  la  Chambre  du.  . . . février  1701, 
intervenu  sur  les  comptes  des  exercices  dud.  sr  de  Vieux- 
cour  de  1697  et  1699,  sçavoir  : i66gtt2s  pour  1697 
et  11*+  i8s  pour  1699,  ® quoy  montent  les  parties  non 
acquittées  et  tenues  en  souffrance  auxd.  comptes  pour  en 
estre  compté  par  led.  sr  Blondel,  tant  en  recettes  que 
dépense , aux  états  et  comptes  des  Bâtimens  de  lad.  année 
1701,  suivant  l’état  d’icelle,  dont  il  luy  a esté  remis 
copie  colationnée  et  l’ampliation  de  sa  quittance  dud. 
jour  5 février  1701 1 6 8 1 


DÉPENSE. 


CHÂTEAU  DE  VERSAILLES. 


MAÇONNERIE. 

9 janvier- 23  octobre  : à Pierre  Thévenot,  Jacques 
Mazière  et  Gérard  Marcou,  entrepreneurs,  à compte  de 
la  maçonnerie  qu’ils  font  pour  la  construction  de  la  cha- 
pelle du  château  de  Versailles  (21  p.) 78000** 

9 janvier- 10  juillet  : aud.  Jacques  Mazière,  à compte 
des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait  dans  les  nouveaux 

jardins  de  Trianon  (11  p.) 12600** 

6 février- 20  novembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 
vrages au  château  de  Versailles  (21  p.) 28000** 

3 avril  : à Dauphresne,  maçon,  pour  avoir  posé  et 
nettoyé  les  garnitures  des  cheminées  du  château  de  Ver- 
sailles  5 1 tt 

Somme  de  ce  chapitre n365i** 

jardinages  et  terrasses. 

9 janvier  - 10  juillet  : à Pierre  Durel,  jardinier,  par- 
fait payement  de  2716**  2S  à quoy  montent  les  treillages 
de  perches  qu’il  a faits  dans  le  nouveau  jardin  de  Tria- 
non (io  p.) 24i6tt  25 

3 avril- 12  juin  : à Pierre  Durel  et  Remy  Janson, 
jardiniers,  pour  les  ouvrages  de  recoupe  qu’ils  ont  faits 
au  Mail  de  Trianon  (6p.) 2747*+  1 o* 


29  may-12  juin  : à eux,  pour  la  glaise  qu’ils  ont 
faite  au  pourtour  de  la  pièce  d’eau  du  bas  jardin  (2p.) 

4o4**  g5 

6 mars  : à Motte,  pour  2653  spées  de  charme  qu’il 
a levées  en  motte  et  voilurées  de  la  forest  de  Saint- 

Germain  dans  le  jardin  de  Trianon 397**  19’ 

23  janvier- 28  octobre  : à Henry  Buttkau,  pour  les 
fumiers  qu’il  a fournis  pour  les  orangers  de  l’orangerie 
de  Versailles  et  le  jardin  de  Trianon  (5p.)....  1 1 35rt 
20  mars  : à la  veuve  Florent  Félix,  terrassier,  pour 
les  bonnes  terres  qu’elle  a tiré  du  bord  de  l’étang  de 
Clagny  pour  l’orangerie  de  Versailles  ....  i3i**  i6s  4d 
20  mars  - 29  may  : à Laurens  Dollot,  à compte  de  la 
fouille  et  transport  des  terres  de  l’augmentation  du  jar- 
din de  Laocoon,  à Trianon,  et  de  la  pièce  d’eau  du  bas 

du  jardin  (6  p.) 1800** 

Somme  de  ce  chapitre 9082**  i6s  4d 

SABLE  DE  RIVIÈRB. 

26  juin- 25  septembre  : à Devienne,  voiturier,  pour 
le  sable  de  rivière  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  du  châ- 
teau de  Versailles  (6p.) 25oo** 

26  juin- 21  aoust  : à Jacques  Aymond,  battelier,  pour 
le  sable  de  rivière  qu’il  a fourni  pour  Trianon  (5  p.).* 
1900*1 


\ 
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7 aoust-6  novembre:  à Louis  Delagarde,  pêcheur, 
pour  le  sable  qu’il  a tiré  de  la  rivière  de  Seyne  et  livré 


pour  les  jardins  (a  p.) 366 *1  4S  6d 

Somme  de  ce  chapitre 4766*1  4S  6d 


GLACIÈRES. 

9 janvier- 17  avril  : à Remy  Janson,  jardinier,  pour 
le  travail  qu’il  a fait  pour  remplir  de  glace  les  glacières 
de  Clagny,  Satory,  Trianon  et  la  Ménagerie  (6  p.). . . . 
3ioo*l 

CHARPENTERIE. 

23  janvier-6  novembre  : à Jean  Malet,  charpentier, 
sur  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fait  au  château  de 
Versailles  et  dépendances  (18  p.) 2060 ott 

COUVERTURE. 

6 février- 20  novembre  : à la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon, 
couvreur,  à compte  des  ouvrages  et  réparations  de  cou- 
verture qu’elle  fait  faire  dans  les  bâtimens  du  château  de 
Versailles  ( 1 1 p.) 34oo** 

17  avril  : à Jean  Pichot,  couvreur  de  chaume,  pour 
les  ouvrages  et  réparations  de  couverture  de  paille  qu’il 
a fait  sur  les  glacières  de  Versailles,  la  Ménagerie  et  Tria- 


non   195*1  is  3d 

Somme  de  ce  chapitre 3595*1  15  3d 


menuiserie. 

9 janvier- 20  novembre  : à Barthélemy  Ducors,  me- 
nuisier, sur  la  menuiserie  qu’il  fait  pour  les  apartemens 

du  château  de  Versailles  ( 17  p.) 6700*1 

17  avril- 11  juin  : à luy,  sur  les  caisses  qu’il  a fait 

pour  l’orangerie  de  Versailles  (5p.) 1700*1 

ier  may-24  juillet  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’il  fait  à Trianon  (5p.) 1 gootl 

3 avril-25  septembre  : à Louis  Chevalier,  menui- 
sier, sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  au  château 

(8  p.) 2000*1 

9 janvier- 20  novembre  : à Antoine  Rivet,  menuisier, 
sur  la  menuiserie  qu’il  fait  dans  les  apartemens  du  châ- 
teau de  Versailles  (20  p.) 27100!! 

20  mars  - 1 5 may  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  a faits 

au  palais  de  Trianon  (2  p.) i5ool* 

3-17  avril  : à Jean  Denelle,  menuisier,  à compte 
des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de 

Versailles  (2  p.) 8oott 

6 février- 9 octobre  : à Pierre  Toulouzin,  menuisier, 
à compte  des  réparations  de  menuiserie  qu’il  a faits  dans 
les  bâtimens  du  château  de  Versailles  (10  p.). . 1950*1 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


29  may -6  novembre  : à luy,  pour  avoir  démonté  et 
remonté  les  châssis  d’hyver  des  grands  apartemens  du 

château  de  Versailles  (2  p.) 233tt 

6 novembre  : à Louis  Nivet,  menuisier,  sur  ses  ou- 
vrages aux  apartemens  du  château  de  Versailles.  . 5oo*i 
17  avril- 12  juin  : à Jean  Gauray,  menuisier,  sur  les 
caisses  de  menuiserie  qu’il  fait  pour  l’orangerie  de  Ver- 


sailles (5  p.) i5ooli 

6 novembre  : à Charles  Anguier,  menuisier,  sur  ses 
ouvrages  aux  apartemens  du  château 3oott 


6 février- 21  aoust  : à Jacques  Loyseleur,  marchand 
de  bois,  parfait  payement  de  2385*1  85  iod,  à quoy  mon- 
tent les  planches  de  batteau  qu’il  a fournies  pour  les  bâ- 


timens du  château  de  Versailles  (3  p.). . i485tt  8S  iod 
2 5 septembre -7  octobre  : à luy,  à compte  des  plan- 
ches qu’il  a fournies  (2p.) îoooii 

29  may  : au  sr  Thomas,  marchand  de  bois,  et  aux 


nommez  de  Lorme,  Jeune,  du  Moutier  et  Bertaux,  voi- 
turiers, pour  les  bois  qu’ils  ont  livrés  et  voitures  de  la 
forest  de  Montfort  dans  les  magasins  du  Canal  de  Ver- 
sailles  5a4**  i8‘ 

Somme  de  ce  chapitre  ...  4 9 1 93*1  6*  1 od 

SERRURERIE. 

20  février  : à Pierre  Roger,  serrurier,  sur  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a faits  pour  le  château  de  Ver- 
sailles  200tt 

9 janvier- 20  novembre  : à Nicolas  Desjardins,  ser- 
rurier, sur  ses  ouvrages  de  serrurerie  dans  les  aparte- 
mens du  château  de  Versailles  (20  p.). 1 i3oo*i 

1"  may-24  juillet  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  serru- 
rerie qu’il  fait  aux  balcons  de  Trianon  (5  p.)...  2200II 
29  may- 26  juin  : à luy,  sur  la  ferrure  des  caisses  de 

l’orangerie  de  Versailles  (3p.) îoool* 

9 janvier- 20  novembre  : à Thomas  Vallerand,  ser- 
rurier, sur  ses  ouvrages  pour  les  apartemens  du  château 

de  Versailles  (10  p.) 3700*1 

17  avril- 26  juillet  : à luy,  sur  les  balcons  qu’il  fait 

pour  le  palais  de  Trianon  (5p.) 1 900!+ 

i5  may- 12  juin  : à luy,  sur  la  serrurerie  qu’il  fait 
pour  la  Chapelle  du  château  de  Versailles  (2  p.).  1000II 
29  may-  12  juin  : à luy,  sur  la  ferrure  des  caisses  de 


l’orangerie  de  Versailles  (3  p.) 100 0*1 

Somme  de  ce  chapitre 223oo*l 


VITRERIE. 

6 février- 17  avril  : à Bernard  Lespinouze,  vitrier, 
parfait  payement  de  i326tt  o"  4d,  à quoy  montent  les  ou- 

45 
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vrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  eu 


1700  (3  p.) . ...  726ttos/4d 

ter  may-20  novembre  : à luy,  pour  sesd.  ouvrages 
pendant  la  présente  année  1701  (7  p.)...  22  441  2 3 8'1 


20  février- 17  avril  : à Gabriel  Janson , vitrier,  parfait 
payement  de  2248tt  17"  ad,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  vitrerie  qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  et  palais 
de  Trianon  pendant  les  cinq  derniers  mois  1700  (3  p.) 

i448tt  175  ad 

icr  may-20  novembre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages 


pendant  la  présente  année  (8  p.) 23oott 

Somme  de  ce  chapitre 6719^  o5  2d 

PLOMBERIE. 


6 février- a3  octobre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
sur  ses  ouvrages  de  plomberie  aux  bâtimens  de  Versailles 

pendant  la  présente  année  (7p.) 3ioott 

ier  may-10  juillet  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages  aux 

combles  et  jardin  de  Trianon  (4  p.) aooott 

3 juillet  : à luy,  i22tt8s  id  pour,  avec  44aoo1  reçu 
en  1699  et  1700,  et  171551  13  qui  luy  sont  déduits 
pour  le  plomb  qui  luy  a esté  livré  au  magasin,  scavoir  : 
59  milliers,  à raison  de  i3ott  le  millier  qui  est  le  prix 
coûtant,  et  70  milliers,  à raison  de  i34tt  le  millier, 
faire  le  parfait  payement  de  61  477I  9’  id,  à quoi  monte 
la  main  d’œuvre  du  plomb  qu’il  a livré  pour  le  service  de 
S.  M. , tant  au  château  et  dépendances,  aux  Maisons 
Royales  de  Paris,  à Saint-Germain-en-Laye , qu’à  Marly 

et  Meudon,  pendant  lesd.  années  1699  et  1700 

i22tt83id 

20  mars  : à Claude  Denis,  fontainicr,  pour  la  soudure 
qu’il  a employée  aux  fontaines  du  jardin  de  Versailles 


en  1 701 3o5tt  ios 

Somme  de  ce  chapitre 5527I  i8s  id 


ouvrages  de  cuivre. 

3 avril- 9 octobre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  sur 
ses  ouvrages  de  cuivre  pour  les  fontaines  du  jardin  de 
Versailles  (2p.) 8oott 

20  mars -g  octobre  : à Duchemin,  chaudronnier,  à 
compte  des  ouvrages  de  cuivre  qu’il  fait  pour  les  fon- 
taines du  château  de  Versailles  et  des  réparations  de 
couverture  de  cuivre  de  la  grande  aile  (3  p.). . . 1100I 
Somme  de  ce  chapitre igoott 

dorure. 

6 février  - a4  juillet  : à Guillaume  Desauziers,  doreur, 
à compte  des  ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  dans  les  apar- 
temens  de  la  Ménagerie  (9p.) 2g63tt  121 


17  avril- 28  aoust  : à luy,  parfait  payement  de 
23972^  3S  2'1,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  dorure 
qu’il  a faits  tant  au  château  et  dehors  d’iceluy  qu’à  Marly 
et  Maintenon,  depuis  1681  jusqu’en  1688  (4  p.).  . . . 

iGâ8tt3s2d 

11  septembre- 20  novembre  : à luy,  sur  les  ouvrages 
qu’il  fait  aud.  château  de  Versailles  pendant  la  présente 


année  (7p.) g5ool 

21  aoust  : à luy,  sur  la  dorure  qu’il  fait  aux  balcons 

de  Trianon 5oott 

2.5  septembre -20  novembre  : à Josse  Tristan,  do- 


reur, sur  la  dorure  des  apartemens  du  château  (5  p.). . 

8ooott 

6 février- 10  juillet  : à Choulier,  doreur,  à compte 
des  ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  dans  les  apartemens  du 


château  de  Versailles  (3  p.) gootl 

6-20  novembre  : à luy  et  Petit,  sur  lesd.  ouvrages 

de  dorure  (a  p.) goott 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 244iitt  i5s  2d 


PEINTURE. 

a3  janvier- 20  novembre  : à Estienne  Bourgault, 
peintre,  à compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il 
fait  en  la  dépendance  du  château  de  Versailles  (20  p.). 

70001 

9 janvier- 20  novembre  : à Audran,  peintre,  sur  les 
ouvrages  de  peinture  qu’il  fait  dans  les  apartemens  de 
la  Ménagerie  du  château  de  Versailles  (8  p.) . . . 58ool 
1e1'  may  : à Spazement,  peintre,  à compte  des  tableaux 
de  paysages  qu’il  a faits  aux  apartemens  de  la  Ménagerie 

à Versailles 100I 

i5  may  : à Le  Moine,  peintre,  pour  les  ouvrages  de 
peinture  qu’il  a faits  au  modèle  du  pavillon  du  bout  de 

la  salle  de  la  cascade  du  jardin  de  Trianon 88tt 

Somme  de  ce  chapitre 129881 

sculpture. 

9 janvier  : au  sr  Bertin,  sculpteur,  pour  ouvrages  de 
sculpture  qu’il  a faits  dans  les  apartemens  du  château  de 

Versailles  en  1700 378I  4S 

29  may- 26  juin  : à luy,  pour  les  réparations  qu’il 
a faites  à des  figures  de  plomb  du  Labirinte  (2  p.).  . . . 

2731  103 

7 aoust  : à luy,  pour  ouvrages  de  sculpture  dans  le 

jardin  de  Versailles 76**  105 

6 mars  : à Hardy,  sculpteur,  pour  les  ouvrages  de 
sculpture  qu’il  a faits  au  modèle  de  la  cascade  de  Trianon 

n3tt  i5* 

9-23  octobre  : à luy,  Poultier  et  Poirier,  à compte 
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des  frizes  de  bas-relief  d’enfans  qu’ils  font  pour  le  salon  j 

du  Roy  (a  p.) i5oo** 

9 octobre  : à Nourisson,  Guyot,  Azmant  et  Jullien, 
sculpteurs,  pour  la  sculpture  en  bois  de  quatre  enfans 
qu’ils  ont  fait  dans  la  chambre  du  Roy,  à Versailles. . . 

6oo** 

20  mars- 17  avril  : à Noël  Jouvenet,  sculpteur,  à 
compte  de  la  sculpture  des  vases  de  marbre  du  perron 

de  la  Ménagerie  (2p.) 6oo** 

2 6 juillet- 23  octobre  : à luy  et  Lespingola,  sur  les 
ornemens  de  sculpture  en  plâtre  qu’ils  font  pour  les  cor- 
niches des  apartemens  du  Roy,  dans  le  château  de  Ver- 
sailles (7  p.) 7100** 

9 janvier-  1 3 février  : à Pierre  Taupin,  Marin  Bellan  , 
André  Le  Goupil  et  Jules  Dugoulon,  sculpteurs,  parfait 
payement  de  87960**  19*  8d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  sculpture  en  bois  et  autres  par  eux  faits,  depuis  1697 
jusqu’à  présent,  tant  au  château  de  Versailles,  à la 
Ménagerie,  palais  de  Trianon  et  de  Luxembourg,  châ- 
teaux de  Fontainebleau  et  Marly,  qu’à  Meudon  (2  p.). . 

28900**  19®  8d 

6 mars- 20  novembre  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  de 

sculpture  au  château  (11  p.) 22600** 

17  avril- 10  juillet  : aud.  Marin  Bellan,  sculpteur, 
sur  les  ouvrages  de  sculpture  en  bois  qu’il  fait  aux 
apartemens  de  la  Ménagerie  du  château  de  Versailles 

(3  p.) 700** 

9-23  janvier:  à Jules  Dugoulon,  sculpteur,  parfait 
payement  de  7880**,  à quoy.  montent  les  ouvrages  de 
sculpture  en  bois  qu’il  a faits  pour  les  apartemens  de  la 

Ménagerie  (2p.) 1180** 

i5  may  : à Spingoli  et  Poirier,  autres,  pour  les  ou- 
vrages de  sculpture  qu’ils  ont  faits  au  modèle  du  pavil- 
lon du  bout  de  la  salle  de  la  cascade  du  jardin  de  Tria- 
non   320** 

9 janvier -26  juillet  : aux  nommez  Caillard  et  Noël, 
sculpteurs,  pour  les  journées  qu’ils  ont  travaillé  aux 

modelles  des  chapiteaux  de  la  Chapelle  du  château  de 

Versailles  (6  p.) 2265** 

9-22  octobre  : à Vanclève,  Hurtrelle  et  Flamen, 
sculpteurs,  sur  les  frises  de  bas-relief  d’enfans  qu’ils  font 
pour  le  sallon  de  l'apartement  du  Roy,  à Versailles  (2  p.) 

i5oo** 

17  avril  : à Coustou,  sculpteur,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a faits  au  Laocoon  de  marbre  du  jardin  de  Tria- 
non  125** 

26  septembre- 20  novembre  : à luy  et  Spingola,  sur 
les  ouvrages  de  sculpture  en  plâtre  qu’ils  font  dans  le 
fond  de  la  chambre  du  Roy,  à Versailles  (5  p.).  2600** 


20  février  : à Charmeton,  sculpteur,  parfait  payement 
de  5162**  2S  3d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  sculp- 
ture en  bois  qu’il  a faits  dans  les  apartemens  de  la  Mé- 
nagerie  92**  2“  6d 

1"  may- 21  aoust  : à Lalande,  sculpteur,  sur  la 
sculpture  en  bois  qu’il  fait  pour  les  apartemens  du  châ- 
teau de  Versailles  et  apartemens  de  Monseigneur  le  duc 

de  Bourgogne  (2p.) 700** 

6 mars  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  700**,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  bronze 
doré  qu’il  a faits  pour  l’ornement  des  cheminées  de  la 


Ménagerie 3 00** 

Somme  de  ce  chapitre 71 325**  is  ad 


MARBRERIE. 

6 février- 20  novembre  : à Pierre  Lisqui,  marbrier, 
sur  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  fait  dans  les  aparte- 
mens du  château  de  Versailles  (7  p.) 23oo** 

6 février- 7 aoust  : à Claude  Tarlet,  marbrier,  sur 
les  ouvrages  de  marbre  qu’il  fait  auxd.  apartemens 

(3  p.) 11 00** 

29  may- 20  novembre  : à Pierre  Lisqui,  Claude 
Tarlet,  Nicolas  Desaigre  et  Hierosme  Derbais,  mar- 
briers, à compte  des  ouvrages  de  marbre  qu’ils  font  pour 

le  jardin  de  Trianon  (9p.) îotioo*1 

21  aoust- 6 novembre  : à Jean  Cuvillier,  marbrier, 
sur  ses  ouvrages  de  marbrerie  au  château  de  Versailles 

(3  p.) 1 100*1 

Somme  de  ce  chapitre 16900** 

PAVÉ. 

ier- 29  may  : à Louis  Regnouf,  paveur,  parfait  paye- 
ment de  ses  ouvrages  de  pavé  dans  les  cours  du  château 
de  Versailles  et  à Trianon  depuis  le  1er  octobre  1700 
jusqu’au  i5  may  1701  (6  p.) 2875**  17’  iod 

OUVRAGES  DE  BRONZE. 

2 5 septembre -20  novembre  : à Guillaume  Sautray, 
fondeur,  sur  ses  ouvrages  pour  les  apartemens  du  châ- 
teau (3p.)..' 1600** 

6-20  novembre  : à Desjardins,  fondeur,  sur  les  ou- 
vrages de  bronze  doré  qu’il  a faits  pour  les  cheminées 
des  apartemens  du  château  de  Versailles  (2  p.).  . 5oo** 
6 février- 20  novembre  : à Julien  Lochon,  ébéniste 
et  fondeur,  à compte  des  ouvrages  de  bronze  doré  qu’il 
fait  pour  la  Ménagerie  et  le  château  de  Versailles  (12  p.). 

6100** 

6 février  : à Sohier  , fondeur,  sur  ses  ouvrages  de 

65. 
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bronze  doré  aux  rempes  des  escaliers  de  la  Ménagerie 


du  château  de  Versailles 3oo** 

Somme  de  ce  chapitre 83oo** 


GLACES  Aü  TEIN  ET  AUTRES. 

1 3 mars  : au  sr  Guymont  et  Compagnie , de  la  manu- 
facture des  glaces  façon  de  Venise,  parfait  payement  de 
119768**  12*  8d,  à quoy  montent  les  glaces  au  tain  et 
autres  qu’ils  ont  livrées  et  qui  ont  esté  posées  pour  le 
service  du  Roy,  tant  au  château  de  Versailles,  à la  Mé- 
nagerie et  palais  de  Trianon,  qu’aux  châteaux  de  Fon- 
tainebleau, Marly  et  Meudon,  depuis  l’année  1695  jus- 
qu’à présent,  y compris  10000**  à quoy  ont  esté  modérez 
trois  mémoires,  montant  à 23ooo**,  où  sont  les  glaces 
pour  le  service  du  Roy  qui  ont  esté  coupées  et  diminuées 
à l’occasion  de  la  précipitation  et  dilligence  qu’il  a fallu 
faire  pendant  les  années  1699  et  1700.  554o8**  19’  8d 

CONDUITES  DE  TUIAUX  DE  FONTE. 

90  février- 20  mars  : à Charles-François  Polard, 
sur  le  déposage  et  reposage  des  conduites  de  tuiaux  de 
fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Versailles  et 

jardin  de  Trianon  (3  p.) 1100** 

ier  may-20  novembre  : à luy,  sur  les  conduites  d’un 
pied,  qu’il  a posées  pour  les  fontaines  de  Marly  (i3  p.). 

17500*1 

ier  may-11  juillet  : à Louis-François  Polard  le 
jeune,  sur  les  conduites  de  tuiaux  de  fonte  de  fer  d’un 
pied  et  de  8 pouces  de  diametlre,  qu’il  a posé  pour  les 


fontaines  du  jardin  de  Meudon  (2  p.) i3oo** 

Somme  de  ce  chapitre 19900*1 


OUVRAGES  DE  CHARONNAGE. 

23  janvier- 10  juillet  : à Ringuet,  charon,  pour  les 
ouvrages  de  charonnage  qu’il  a faits  aux  équipages  pour 
transporter  les  orangers  de  l’orangerie  de  Versailles 

(2  p.) iâ9**i7s 

8 may  : à la  veuve  J acquin, charon,  pour  les  ouvrages 
de  charonnage  qu’elle  a faits  et  livrez  en  i683  pour 
l’orangerie  de  Versailles 298**  2S 

Somme  de  ce  chapitre 357**  *9* 

RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

»3  janvier  : à Jean  Padelain  , ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a visitées  et  ramonnées  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Versailles  pendant  les  six  derniers 

mois  1700 44 7**  îo-5 

1"  may -7  aoust  : à Pierhb  Vari9se,  autre,  pour  les 


cheminées  qu’il  a ramonnées  pendant  les  six  premiers 


mois  1701  (2  p.) 67 4**  i5* 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 2 a**  5! 


VUIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

10  juillet- 6 novembre  : à Mathurin  Arnault,  vui- 
dangeur,  pour  vuidanges  de  fosses  d’aysances  qu’il  a 
faites  au  château  en  1700  et  1701  (A  p.)..  12  83**  i35 

DIVERSES  DÉPENSES. 

10  juillet  : à François  Sorin,  marchand,  pour  arcan- 
son,  fleurs  de  soufre  et  autres  marchandises  qu’il  a 
fourni  pour  radouber  les  vaisseaux  du  canal  de  Ver- 
sailles  4t3**  1 As  6d 

2 3 janvier- 6 novembre  : à Liard,  preneur  de  taupes, 
pour  les  taupes  qu’il  a pris  dans  les  jardins  du  château 
de  Versailles  pendant  le  dernier  quartier  1700  et  les 
trois  premiers  1701,  y compris  3o**  pour  un  justàcorps 

de  la  livrée  du  Roy  (4p.) /,30tt 

20  mars-10  juillet  : à Gratien  Rourdin,  pour  les 
toiles  qu’il  a fourni  pour  les  croisées  des  corps  de  garde 

de  Trianon  (2p.) 4 0**  1 6* 

i5  may  : au  sr  Rivié,  pour  les  bois  de  charpente 

qu’il  a fourni  au  magasin  du  Canal  de  Versailles 

173**  7S  8d 

20  novembre  : au  sr  Lefebvre,  prévost  des  Râtimens, 
pour  les  sommes  qu’il  a payé  pour  les  voitures  qui  ont 
voituré  de  Paris  à Versailles  les  maîtres  doreurs  qui 

ont  travaillé  dans  l’apartement  du  Roy 127**  io“ 

Somme  de  ce  chapitre 11 85**  85  2d 

OUVRIERS  À LA  JOURNEE. 

9 janvier- 20  novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  dans  les  bâtimens  et  jardins 

du  château  de  Versailles  (25  p.) i536Att  i65  6d 

9 janvier- 20  novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux 
nouveaux  jardins  de  Trianon  (23  p.).. . 27865**  i8s  2d 
6 février- 20  mars  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux  mo- 
delles  de  la  Chapelle  du  château  (4p.)..  i64o**  19“  3d 
20  mars -20  novembre  : à ceux  qui  ont  coupé  et  voi- 
turé de  vieux  plombs  au  magasin,  qui  ont  nettoyé  les 
peintures  et  dorures  de  la  grande  gallerie  du  château  et 
travaillé  à divers  ouvrages  dans  la  dépendance  du  châ- 
teau (11  p.) 1489**  17’ 

20  mars- 10  juillet  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux  mo- 

deHes  de  la  cascade  de  Trianon  (5  p.) 657**  9"  4d 

Somme  de  ce  chapitre 47oi9*l'o53d 
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MAÇONNERIE. 

2 janvier- 27  novembre  : à Jacques  Mazière,  entre- 
preneur, sur  les  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de 
Versailles  pendant  1700  et  1701  (3o  p.).  . . . 18100# 
8 may-2  octobre  : à Denis  Anceau,  entrepreneur, 
pour  les  réparations  et  ouvrages  de  ciment  qu’il  a faits 
aux  murs  de  l’étang  de  Roquencourt  (3  p.).  25ott  8S  qd 
18  septembre  : à Pierre  Olivier,  maçon,  pour  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  écuries  du  ha- 
ras du  Roy  et  parc  de  Saint-Léger io5tt  ios 

i3  mars  : à François  Le  Normand,  jardinier  du  Po- 
tager, pour  les  bonnes  terres  qu’il  a rapportées  dans  plu- 
sieurs trous  dud.  jardin  pour  renouveler  les  arbres  pen- 
dant l’hy ver I2  0tti9s3d 

8 may-3i  juillet  : à luy,  pour  les  cloches  de  verre 
qu’il  a fourni  pour  remplacer  celles  qui  ont  esté  cassées 


par  la  tempeste  du  2 février  dernier  (3  p.) 56ott 

1 6 octobre  : à luy,  pour  ouvrages  au  delà  de  son  en- 
tretien ordinaire 5ltt12s 


2 janvier-i4  aoust  : à Annet  Lamoureux, maçon,  par- 
fait payement  de  3 1 75tt  i3s  ns,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit 
parc  de  Versailles  pendant  l’année  dernière  1700  (2  p.). 

625^  i3s  nd 

i3  mars- ier  novembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 
vrages pondant  la  présente  année  (9  p.).  i5g8tt  i45  3d 
i3  février  : aux  ouvriers  dud.  Lamoureux,  qui  ont 
démoli  un  pont  sur  le  chemin  qui  va  de  La  Selle  à 

Rocancourt i52tt  175 

3o  janvier-iA  aoust  : au  nommé  Crocquoison,  par- 
fait payement  de  1 1 9 Att  19»  10d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit 
parc  de  Versailles  pendant  les  trois  derniers  mois  1700 

et  les  trois  premiers  1701  (8  p.) i344tt  19*  iod 

28  aoust-16  octobre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 

pendant  le  deuxième  trimestre  1701  (2  p.) 3oott 

i3  mars  : aux  ouvriers  dud.  Croquoison,  employez  à 
la  démolition  du  logement  du  Suisse  dans  la  plaine  de 

Salory 2 0tt  là5 

2-16  janvier  : à Fourneau,  maçon,  parfait  payement 
de  6i8tt  17’  gd,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  aux  étangs  de  Trappes  et  d’Arcy  en 

1700  (2  p.) 1 1 8+t  1 7*  gd 

3o  juillet- 3o  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux 


71  h 

murs  de  revêtement  des  estangs  de  Trappes  et  d’Arcy, 
et  à la  construction  d’un  pont  sur  la  grande  rigolle  à la 

queue  dud.  étang  de  Trapes  (A  p 36ott 

2—3©  janvier  : aud.  Annet  Lamoureux,  parfait  paye- 
ment de  221  itt  7’  gd,  à quoy  montent  ses  ouvrages  aux 
étangs  et  rigolles  de  la  plaine  de  Saclay  en  1700  (3  p.). 

96itt7s9d 

5 juin~3o  octobre  : à luy,  sur  les  revêtemens  des 

étangs  de  la  plaine  de  Saclay  (3p.) 35ott 

Somme  de  ce  chapitre... . 26021^  i4s  65 

GLACIÈRES,  OUVRAGES  de  TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

30  janvier- 28  aoust  : à Remï  Janson,  terrassier,  pour 

le  travail  qu’il  a fait  pour  remplir  de  glace  les  glacières 
du  Parc-aux-Cerfs  (4p.)... 1 o36tt  1 6* 

10  avril- 2 2 may  : à luy,  pour  ouvrages  qu’il  a faits 

au  jardin  des  Pères  Récolets  (3  p.) 276N  iAs  6d 

27  février- 3o  octobre  : à Verdeneuil,  terrassier,  pour 

les  routtes  qu’il  a faites  à Fausse-Repose  (12  p.) 

ii  38ott  A3  7d 

16  octobre  : à luy,  à compte  des  rigolles  qu’il  fait 

dans  le  petit  parc  de  Versailles 200# 

2 janvier- 27  novembre  : à la  veuve  Florent  Félix, 
terrassier,  pour  les  ouvrages  de  terrasse  qu’elle  a fait 
faire  à l’ancien  hôtel  de  Seignelay  et  en  plusieurs  en- 
droits des  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles, 
et  pour  ouvrages  de  glaize  au  pourtour  du  jardiii  pota- 
ger depuis  le  21  novembre  dernier  (i5  p.)..  1 245**  1 4* 
i3  mars -8  may  : à elle,  pour  l’enlèvement  de  terres 
qu’elle  a fait  faire  à l’abreuvoir  de  l’étang  de  Clagny 

(5  p.) 6GiH:io* 

2 janvier- 27  novembre  : à elle,  pour  les  ouvrages 
de  terrasse  qn’elle  a fait  faire  dans  le  grand  et  petit  parc 
de  Versailles  et  les  rigolles  de  la  plaine  de  Satory 

(19  P-) i4i8tt  g"  Ad:- 

27  février  : à Pierre  Durel,  jardinier,  parfait  paye- 
ment de  1090^  A5  nd,  à quoy  monte  le  treillage  qu’il 
a fait  au  potager  du  Roy  à Versailles  en  1699  et  1700. 

945#  4*  nd 

18  septembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  pen- 
dant la  présente  année  , . s. .... . . . . . . ......  . i,8H  53 

31  juillet  : à Lionnois,  terrassier,  ppur  la  réparation 

qu’il  a fait  à l'abreuvoir  du  parc  d’en  bault  de  Saint- 
Léger 3itt 

8 may-i4  aoust  à Florent  Escouffier,  dit  Lion- 
nois  le  père,  terrassier,  pour  les  ouvrages  de  terrasse  et 
fossea  qu’il  a faits  le  long  de  la  rigolle  de  Vieille-Eglise, 
pour  tirer  les  eaux  bâtardes  et  empêcher  qu’elles  inondent 
les  terres  voisines  (4  p.) 547**  1 8‘  8* 
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i3  novembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  terrasse 
qu’il  a faits  pour  former  les  rempes  d’un  pont  qui  a esté 
fait  à la  queue  de  l’étang  de  Trappes  en  1701 . 32tt  43 
27  février-18  septembre  : à Flabé,  terrassier,  par- 
fait payement  de  2 205^  1 3S,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  terrasse  qu’il  a faits  à la  chaussée  de  l’étang  du  Port- 
Royal  et  dans  la  rigolle  de  Coupe-Gorge,  pour  donner 
l’écoulement  aux  eaux  de  lad.  rigolle  (8  p.).  i5o5tt  i3s 
27  novembre  : à luy,  pour  100  toises  de  fossez  qu’il 
a faits  pour  conserver  l’aqueduc  de  l’Artoire ...  1 6tt  53 
Somme  de  ce  chapitre 1861 5+1  19" 

CHARPENTERIE. 

2 janvier- 27  novembre  : à Jean  Mallet,  charpentier, 
sur  ses  ouvrages  de  charpenterie  aux  bâtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles  pendant  1700  et  1701 

(17  p.) 7000» 

3i  juillet  : à Tissier,  charpentier,  pour  ouvrages  et 
réparations  de  charpenterie  au  château  et  haras  de  Saint- 

Léger  en  1701 53+1  1 os 

16  octobre  : à Rousselin,  autre,  pour  les  bois  de 
charpente  qu’il  a fourni  et  employé  au  pont  du  château 

de  Saint-Léger 64^  85 

a4  avril-i3  novembre  : à Jacques  Loïseleur,  mar- 
chand de  bois,  pour  les  ais  et  planches  de  balteau  qu’il 
a fourni  pour  couvrir  des  pierrées  dans  le  petit  parc  et 
autres  endroits  des  dehors  du  château  de  Versailles 

(4  p.) 4i  7tt  6"  8d 

8 may  : au  sr  de  Corbinière  , pour  les  bois  de  char- 
pente et  planches  qu’il  a fourni  pour  refaire  à neuf  les 

vannes  de  l’étang  de  la  Tour. 3 1 ++  1 4S 

Somme  de  ce  chapitre  ....  7566**  i8s  8d 

COUVERTURE. 

3o  janvier- 27  février  : à la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon, 
couvreur,  parfait  payement  de  2176^  i4s  iod,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  couverture  qu’elle  a fait  faire 
dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 
pendant  les  six  derniers  mois  de  l’année  1700  (3  p.). . . 

1275^  i4s  iod 

97  février  : à elle,  sur  ceux  qu’elle  fait  au  sujet  du 

dommage  causé  par  le  vent  du  2 février 5oott 

1 3 mars  - 27  novembre  : à elle,  à compte  de  sesd.  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  (12  p.) 25oott 

27  mars  : à Jean  Pichot,  couvreur  en  chaume,  pour 
les  ouvrages  et  réparations  de  couverture  de  paille  qu’il 
a faits  aux  combles  des  deux  glacières  du  Parc-aux-Cerfs 

en  la  présente  année 54tt  i3s  9 

99  may- 5 juin  : à Gilles  Charuel,  couvreur,  sur 


les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a fait  faire,  outre  son 
entretien,  en  plusieurs  endroits  du  grand  et  petit  parc  de 

Versailles,  en  1700  et  1701  (2  p.) 35ott 

3i  juillet  : à Poiret,  couvreur,  pour  les  réparations 
de  couverture  qu’il  a fait  au  château  de  Saint-Léger  au 

sujet  du  grand  vent  du  2 février i23tt i53 

Somme  de  ce  chapitre 4 80 4+t  3S  7d 

MENUISERIE. 

13-27  novembre  : à Guesnon,  menuisier,  sur  ses 
ouvrages  de  menuiserie  aux  bâtimens  des  dehors  de  Ver- 
sailles (a  p.) 5oott 

18  septembre  : à Hémond,  menuisier,  pour  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  au  Grand  Commun  en 

1698  i9tt io5 

2 janvier- 27  novembre  : à Carré,  menuisier,  sur  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  dehors  du  châ- 
teau en  1700  et  1701  (19  p.) 45oott 

i3  mars-i4  aoust  : à Jean  Denelle,  menuisier,  par- 
fait payement  de  3o88tt  i5s  4d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  à la  Surintendance  des 

Bâtimens  pendant  l’année  dernière  1700  (G  p.) 

1 588tt  i3‘  4d 

i3  février  : à Remy  et  Antier,  menuisiers,  à compte 
des  ouvrages  qu’ils  ont  faits  dans  les  bâtimens  pendant 

1 G99  et  1700 3oott 

2 janvier- 27  novembre  : à Léger,  menuisier,  sur 
les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des 
dehors  du  château  en  1700  et  1701  (18  p.).  . . 3ooott 
5 juin-i3  novembre  : à luy,  parfait  payement  de 
4g3t+  i5s  iod,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a faits  aux  portes  du  grand  et  petit  parc  de  Ver- 
sailles depuis  le  1er  juin  de  l’année  dernière  (3  p.). . . . 

293tt  i5s  1 od 

3i  juillet  : à Marin  de  Bré,  menuisier,  pour  ouvrages 
et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a laits  au  château  et 

haras  de  Saint-Léger  en  1701 70^  12*  6d 

10  avril- 27  novembre  : à Jean  Gauray,  menuisier, 
sur  ses  ouvrages  aux  bâtimens  des  dehors  du  château  de 

Versailles  en  1700  (1 5 p.) 44oott 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 1 467 t j5  8d 

serrurerie. 

2 janvier- 97  février  : à Tavernier,  serrurier,  pour 
les  doux  et  pattes  qu’il  a fournis  au  magasin  du  fer 

(2  p.) 589tt4!6d 

2 janvier- 27  février  : à Thomas  Valleren,  serrurier, 
parfait  payement  de  3648tt  17’  io1  pour  les  ouvrage_s  de 
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serrurerie  qu’il  a faits  au  dehors  du  château  pendant  les 

quatre  derniers  mois  1700  (3p.) 2oA8*  173  10'1 

i3  mars- 27  novembre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages 
jusqu’au  mois  de  septembre  1701  (11p.).  3i53*i73  2d 
27  mars- 27  novembre  : à luy,  pour  les  clouds  et 
pattes  qu’il  a fournis  au  magasin  pendant  îed.  temps 

(5  p.) 1 735^  2 3 6d 

27  mars -2  octobre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Ver- 
sailles en  1700  et  1701  (2p.) 3 A o*+  6S 

3o  janvier  : à la  veuve  Fe.nelle,  pour  les  clouds  et 
pattes  quelle  a fournis  au  magasin  du  Roy  en  1700  et 

1701 86* 

13-27  mars  : à Nicolas  Desjardins,  serrurier,  sur 
ses  ouvrages  dans  les  dehors  du  château  de  Versailles  en 

1700  et  1701  (2  p.) 655*  53 

2 janvier-  10  avril  : à Charles-François  Polard,  pour 

les  contre-cœurs  de  cheminées  qu’il  a fournis  au  magasin 

du  fer  en  1700  et  1701  (A  p.) 1 782*  1 is  3d 

Somme  de  ce  chapitre io3Ai*  A3  3d 

VITRERIE. 

27  février- 16  octobre  : à Bernard  Lespinouze,  vi- 
trier, pour  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a 
faits  aux  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 
pendant  les  trois  derniers  mois  1700  et  les  six  premiers 

1701  (10  p.) 2197H  i2s8d 

27  février  : à luy,  pour  les  ouvrages  et  réparations  de 

vitrerie  qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Ver- 
sailles en  17100 96*  63  2d 

5 juin  : 3 luy,  pour  ses  ouvrages  et  réparations  aux 

logemens  des-  gardes -rigolles  en  1700 35*  i8s  7d 

27  février’- 2 octobre  : à Gabriel  Janson,  vitrier, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits 
aux  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1700  et  les  six  premiers 

1701(9  p.) 2 A 5At+  73  2d 

27  février  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il 
a faits  dans  le  grand  et  le  petit  parc  de  Versailles  en 

1700 96*  33  id 

Somme  de  ce  chapitre A880*  7"  8d 

PLOMBERIE. 

i3  février- 28  aoust  : à Jacqdes  Lucas,  plombier, 
sur  ses  ouvrages  aux  bâtimens  des  dehors  du  cbâtaau  de 

Versailles  en  1700  (11  p.) 3200* 

1 3 février  : à luy,  sur  ceux  qu’il  a faits  à plusieurs 
combles  des  bâtimens  pour  réparer  ce  que  le  vent  du 
2 février  a endommagé  pendant  la  présente  année.  3oo* 


2-â  avril  : à luy,  pour  les  ouvrages  et  réparations  de 
plomberie  qu’il  a faits  sur  le  pont  de  Bue  en  1700.  127* 

Somme  de  ce  chapitre 3627* 

DORURE. 

17  juillet  : à Guillaume  Desauziers,  doreur,  pour  le 

nettoyement  et  rétablissement  de  huit  bordures  de  ta- 
bleaux, portées  au  château  de  Marly 76*  ios 

3i  juillet  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  dorure  à la 
grande  et  petite  écurie  du  Roy  en  1701.. . . io5*  7“  gd 

1 A aoust  : à luy,  pour  la  dorure  qu’il  a faite  à l’apar- 

j tement  de  M.  le  maréchal  de  Noailles  au  château  de  Ver- 
j sailles  en  1700 3o8*  io‘ 

Somme  de  ce  chapitre Ago*  7*  9d 

PEINTURE. 

3i  juillet  : à Paillet,  peintre,  pour  la  dépense  qu’il 
a faite  pour  faire  porter  et  reporter  plusieurs  tableaux  de 
Versailles  à Marly 5g*  i53 

2 janvier-16  octobre  : à Estienne  Bourgault,  peintre, 
sur  ses  ouvrages  aux  bâtimens  des  dehors  du  château  de 
Versailles  pendant  l’année  dernière  (1  0 p.).  . . . 1900* 

18  septembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  grosse 

peinture  qu’il  a faits  en  plusieurs  endroits  du  grand  et 
petit  parc  de  Versailles  en  1700 A 1 ■+  i6s  Ad 

28  aoust  : à luy,  parfait  payement  de  îAg*  is  8d  pour 
grosse  peinture  qu’il  a faite  aux  grilles,  barrières  et  pa- 
villons des  estangs  de  Trape,  Saclay  et  Le  Perray  en 


1 700 Ag*  13  8d 

Somme  de  ce  chapitre 2o5o*  i33 


PAVÉ. 

2 janvier- 2 7 mars  : à Louis  Regnouf,  paveur,  parfait 
payement  de  3A67*  A3  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
qu’il  a faits  dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de 
Versailles  pendant  les  six  derniers  mois  1700  (6p.)... 

2567*  A3  6d 

8 may-i3  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  (6  p.)..  1 372*  A3  6d 
i6-3o  janvier  : à luy,  parfait  payement  de  1066* 
iAs  iod,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits 
dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  1699  et 

1700  (2  p.).  . 666*iA3iod 

2 A avril -19  juin  : à luy,  à compte  du  pavé  qu’il  fait 
au  chemin  de  Marly  à Saint- Cir  dans  le  grand  parc  de 

Versailles  (3p.) 760* 

Somme  de  ce  chapitre 5356*  35  iod 
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RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

16  janvier  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les 

cheminées  qu’il  a ramonnées  et  rétablies  aux  bâtimens 
des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant  les  six  der- 
niers mois  1700 3i5**i55 

8 may-i4  aoust  : à Pierre  Varisse,  autre,  sur  les 
ramonnages  de  cheminées  qu’il  a faits  pendant  les  six 

premiers  mois  1701  (3  p.) 4si**  1 h' 

Somme  de  ce  chapitre 737*1  9’ 

VUIDANGES  ET  FOSSES  D'AYSANCES. 

3o  janvier -3  juillet  : à Matiicrin  Arnault,  vuidan- 
geur,  pour  les  vuidanges  et  dégorgemens  de  tuyaux  des 
fosses  d’aysances  qu’il  a faits  en  plusieurs  endroits  des 
bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant 
la  présente  année  (3p.) 335**  5* 

DIVERSES  DÉPENSES. 

30  janvier  : au  sr  Deschâteaux,  pour  les  ouvrages 

de  menuiserie  qu’il  fait  faire  dans  le  logement  que  S.  M. 
luy  a accordé  à l’hôtel  de  Nyert 99**  3S 

i3  mars  : à Gratien  Bourdin,  pour  la  toile  qu’il  a 
fourni  et  posé  aux  croisées  des  grandes  et  petites  écuries 
du  Roy  à Versailles 90**  i4J  6d 

A Ringuet,  charron , pour  ouvrages  qu’il  a fourni  au 
magasin  du  Roy  en  1 700 1 08**  7* 

22  may  : à la  veuve  Lacroix,  épinglier,  pour  les  treil- 

lages de  fil  de  fer  qu’elle  a fait  faire  aux  carrez  des  ré- 
servoirs du  Parc-aux-Cerfs 6s**  85 

17  juillet  ; à Pierre  LeClerc,  dit  Pittrb,  pour  avoir 
fait  voiturer  4o  contre-cœurs  de  cheminées  du  magasin 
du  Roy  à Versailles  au  château  de  Fontainebleau.  ...... 

269*1  11*  6d 

31  juillet  : à la  veuve  Langlois,  pour  les  contre-cœurs 

des  cheminées  qu’elle  a fournis  et  fait  voiturer  au  châ- 
teau de  Fontainebleau 23o**  io! 

2 janvier  : aux  Suisses  et  ouvriers  qui  ont  fait  divers 
menus  entretiens  sous  le  sr  Crescent,  en  1700.. , 1 A 9** 

3 juillet  : à d’Huet,  ferblantier,  pour  les  ouvrages  de 

fil  de  fer  qu’il  a fournis  aux  grilles  du  pourtour  des  murs 
du  petit  parc  de  Versailles i36**  is  8d 

2 3 janvier- 20  novembre  : aux  s”  Bourgault  et 
Matis,  arpenteurs,  pour  leurs  apointemens  du  dernier 
quartier  1700  et  des  trois  premiers  1701  (4  p.).... 

36oo** 

6 février  : à eux , pour  le  papier  à dessiner,  toile  pour 
coHer  des  cartes,  et  chandelles  i3o** 

6 février  - 1 8 septembre  ; aux  hommes  qui  ont  tra- 


vaillé, à la  journée  du  Roy,  pour  ayder  auxd.  arpentages 
depuis  le  mois  de  novembre  1700  jusqu’au  mois  d’août 
*7°!  (5  p.). 1 798**  5* 

13  février- 3 juillet  : à Henry  Boutoille,  garde  des 
étangs  de  Lucienne  et  de  Marly,  pour  un  cheval  qu’il 
a achepté  à la  place  du  sien  qui  estoil  ruiné  (2  p.).  . . 
385** 

28  février- 17  juillet  : au  sr  Berge,  commis  au  bu- 
reau du  sr  Gabriel,  pour  les  dépenses  de  voyages  et 
séjour  qu’il  a fait  à Marly  pendant  les  six  derniers  mois 

1700  et  les  six  premiers  1701  (2  p.) 426** 

26  juin  : à Jollivet,  marchand  papetier,  pour  le  pa- 
pier, plume,  cire  d’Espagne,  portefeuilles  et  autres  four- 
nitures qu’il  a faites  pour  les  bureaux  delà  Surintendance 
pendant  les  six  derniers  mois  1699  et  l’année  1700  . . . 

2û3o**  7* 

3 juillet  : à Martin,  garde  au  Perray,  pour  un  cheval 
qu’il  a achepté  pour  se  remonter  au  retour  du  vieux  qui 

étoit  ruiné i5i** 

Au  sr  Le  Pautre,  dessinateur  et  graveur,  pour  la  dé- 
pense qu’il  a fait  pour  faire  nettoyer  les  planches  de 
cuivre  qui  sont  dans  le  bureau  des  plans 1 22**  5* 

14  aoust  : aux  s"  Le  Pautre,  Rivet,  Marquis  et  Car- 

lier , dessinateurs,  pour  quatre  voyages  qu’ils  ont  faits  à 
Marly 96** 

Au  sr  de  Cotte,  architecte  ordinaire  desd.  bâtiments, 
ayant  la  conduite  du  bureau  des  desseins  et  la  garde 
d’iceux,  pour  le  papier,  cire  d’Espagne,  encre,  porte- 
feuilles, bois,  bougie,  chandelle,  meubles,  crayons,  cou- 
leurs et  autres  ustencils  qu’il  a payez  tant  pour  son 
bureau  que  pour  celuy  des  dessinateurs,  pendant  les  six 

premiers  mois  1701 4 00** 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général,  tant  pour  son  bu- 
reau que  pour  celuy  des  secrétaire  et  sous-secrétaire , pen- 
dant lesd.  six  premiers  mois 3 00** 

Au  sr  de  Montabgis,  Conseiller  du  Boy,  contrôleur 
des  bâtimens,  commissaire  député  pour  les  rembourse- 
mens  d’hérittages  acquis  au  nom  du  Rey,  pour  papier, 

plumes,  etc 100** 

18  septembre  : au  sr  Perrault,  expert,  pour  rembour- 
sement de  la  somme  que  le  feu  sr  Perrault,  son  père, 
contrôleur  à Trappes,  a avancée,  en  1699  ,pourla  récolte 
des  foins,  avoines  et  autres  grains  recueillis  en  lad.  année 
sur  les  terres  apartenantes  à S.  M.  dans  les  départements 

do  Trappes  et  du  Perray g6A *t  i6s  gd 

Somme  de  ce  chapitre 11 649**  9’  5d 

OUVRIERS  À JOURNÉES. 

2 janvier- 27  novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
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vaille , à la  journée  du  Roy,  au  magasin  des  démolitions 
des  bâtimens  à Versailles  depuis  le  i4  décembre  1700 
jusqu’au  19  décembre  1701  (a4  p.)....  887  1 53  5d 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  du  plomb  pendant 

le  même  temps  (q4  p.) ioi3tt  4S 

A ceux  du  poids  du  1er  pendant  le  même  temps 

( 2&  p.) £6ott 

16  janvier- 1 3 novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé 
tant  à l’entretien  des  eaux  bonnes  à boire  qu’aux  nivel- 
lemens  depuis  le  mois  de  décembre  1700  jusqu’au  mois 

d’octobre  1701  (11  p.) 788^9“ 

a janvier- 1 3 novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé, 
sous  le  sr  Mollet,  dans  le  département  de  Port-Royal, 
Trappes,  Saclay  et  Le  Perrav,  à faire  un  pont  le  long  des 
vannes  de  l’étang  de  la  Tour,  et  à divers  menus  ouvrages 
( i5  p.) ii5ott9s2d 

1 4 aoust  : à ceux  qui  ont  façonné  et  voiture  les  foins 

du  Roy  recueillis  en  1701 aoitt  3“ 

2 octobre  : au  sr  Poirier,  pour  son  remboursement 

de  la  façon  des  foins  du  Roy,  recueillis  sur  les  étangs 
du  Trou-Salle  et  du  Pré-Clos 538tt  i5s  6d 

Somme  de  ce  chapitre 802611  iGs  id 

ENTRETENNEMENS  DE  RIGOLLES. 

16  janvier-iG  octobre  : à Jean  Rollinat,  pour  l’en- 
tretien des  riouttes  dans  les  bois  des  environs  de  Ver- 
sailles pendamt  les  six  derniers  mois  1700  et  les  six 

premiers  170)1  (4p.) 4oott 

A GllABLPJs  J a nson  le  jeune,  pour  l’entretien  des  ri- 
golles  et  pierrées  du  petit  parc,  pendant  le  même  temps 

(4  p.) .. 4oott 

A Poiret,  pour  l’entretien  des  couvertures  du  château 
et  haras  de  Sîaint-Léger  pendant  le  même  temps  (4  p.). 

4oott 

3o  janvier-iG  octobre  : aux  nommez  Pautonne,  pour 

l’entretien  des  rigolles  du  Trou-Salé  et  Saclay  pendant 
les  six  derniers  mois  1700  et  les  six  premiers  1701 

(4  p.) 200tt 

18  février- 27  novembre  : à eux,  pour  ouvrages  de 
terrasse  qu’ils  ont  faits  et  nettoyement  des  aqueducs  de 
la  plaine  de  Saclay  en  1700  et  1701  (2  p.).  . 20itt  ?.5 

3o  janvier-16  octobre  : à Lionnois  le  père,  pour  l’en- 
trelien  des  rigolles  à la  plaine  de  Cognières  et  étang  du 
Ménil  pendant  les  six  derniers  mois  1700  et  les  six  pre- 
miers I7OI  (4  p.) 200tt 

A Lionnois  le  fils,  pour  l’entretien  des  rigolles  à la 
plaine  de  Trappes  pendant  le  même  temps  (4p.)  200^ 

comptes  des  bâtiments.  — IV. 


A Flabé,  pour  l’entretien  des  rigolles  à la  plaine  du 


Perray  pendant  le  même  temps  (4p.) , . . . 200tt 

Somme  de  ce  chapitre 2201+*  a5 


POTAGER  ET  JARDINS 

DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

9 janvier  : à François  Lenormànd,  jardinier,  ayant 
l’entretien  du  jardin  potager  du  Roy  à Versailles,  parfait 
payement  de  12000^,  à quoy  monte  l’entretien  dud. 

jardin  pendant  l’année  dernière  1700 iooott 

G février- 20  novembre  : à luv,  pour  led.  entretien 

pendant  la  présente  année  (10  p.) îoooott 

9 janvier  : à Philbert  Dupuis  fils,  jardinier,  pour 
l’entretien  qu’il  a fait  du  jardin  de  la  Surintendance  des 

Bâtimens  à Versailles i5ott 

A Charles  Janson,  jardinier,  pour  l’entretien  du  jardin 

du  Chenil  à Versailles 70^ 

23  janvier  : à Henry  Dupuis,  jardinier,  parfait  paye- 
ment de  i8ooott,  à quoy  monte  l’entretien  des  jardins  et 
orangerie  du  château  de  Versailles  pendant  l’année  der- 
nière 1700 2000tt 

20  mars- 20  novembre  : à luy,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  la  présente  année  (6  p.) 12000^ 

23  janvier  : aux  nommez  Charpentier  et  Le  Moyne, 
parfait  payement  de  4g25tt,  à quoy  monte  l’entretien  des 
jardins  de  Trianon  pendant  les  dix-sept  derniers  jours 

de  juin  et  les  six  derniers  mois  1700 1 1 7 

6 mars- 20  novembre  : à eux,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  la  présente  année  (9  p.) 6760*+ 

23  janvier  : à Denis  Simon,  jardinier,  parfait  paye- 
ment de  37 , à quoy  monte  l’entretien  du  jardin  et 
quinconge  de  la  Ménagerie  de  Versailles  pendant  les 

neuf  derniers  mois  1700 i2  5tt 

17  avril-6  novembre  : à luy,  pour  led.  entretien 
pendant  les  trois  premiers  quartiers  1700  (3  p.).  375^ 
3o  janvier- 21  aoust  : à Remy  Janson,  jardinier,  pour 
l’entretien  des  allées,  platles  bandes  et  gazons  de  la 
pièce  des  Suisses,  du  Mail,  etc. , pendant  le  dernier  quar- 
tier 1700  et  les  deux  premiers  1701  (3p.) 700^ 

À Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  l’entretien  des  mar- 
bres d’architecture  du  jardin  de  Versailles  pendant  le 

même  temps  (3p.) 1600^ 

A Bertin,  sculpteur,  pour  l’entretien  de  la  sculpture 
dud.  jardin  pendant  le  même  temps  (3  p.).  1271^5* 
Au  sr  Drouakd,  rocailleur,  pour  l’entretien  de  la  ro- 
caille pendant  le  même  temps  (3  p.) 1960^ 

3o  mars  : à Nicolas  Gombault,  jardinier,  pour  l’en- 

4 G 
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tretien  du  jardin  de  la  Chancellerie  pendant  une  année 


finie  le  1 1 avril 6o*+ 

Somme  de  ce  chapitre 89176*+  5* 


FONTAINES  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON.  . 1 

3o  janvier- 20  novembre  : à Charles-François  Pol- 
lard,  pour  l’entretien  de  toutes  les  conduites  de  tuiaux 
de  fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Versailles,  j 
Trianon,  la  Ménagerie  et  de  celles  de  la  Machine  de 
Seyne,  pendant  le  dernier  quartier  1700  et  les  trois 

premiers  1701  (A  p.) 10000++ 

3o  janvier- 21  aoust  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
pour  l’entretien  des  ouvrages  de  cuivre  des  fontaines  de 
Versailles  pendant  les  six  derniers  quartiers  1700  elles 

deux  premiers  1701  (3  p.) 1126** 

A Denis  Anceau,  pour  l’entretien  des  acqueducs  et 
conduites  de  tuiaux  des  eaux  bonnes  à boire  pendant  le 

même  temps  (3p.) 45o+* 

6 février- 11  octobre  : à Claude  Denis  l’aîné,  fon- 
tainier,  ayant  l’entretien  des  fontaines  du  château  de 
Versailles,  pendant  le  dernier  quartier  1700  et  les  deux 

premiers  1701  (3  p.) 342  0++  j 

6 février- 29  may  : à Thomas  La  Cire,  compagnon 
fontainier,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier  1700  et 

du  premier  1701  (2  p.) 5oott 

11  septembre  : à Nicolas  Thomas,  à la  place  dud. 

La  Cire,  décédé  le  dernier  février,  pour  le  deuxième 

quartier  1700 - 25o*+ 

6 février- 11  septembre  : à Germain  Vitry,  autre 
compagnon,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier  1700 

et  des  deux  premiers  1701  (3p.).... 75oH 

A Claude  Lambert,  autre,  pour  pareils  gages  (3  p.). 

. . 750*+ 

A Pierre  Musart,  autre,  idem  (3  p.) 75o** 

A André  Defert,  autre,  idem  (3  p.) 7 5o++ 

A Gratien  Godet,  autre,  idem  (3  p.) 75o*+ 

A Michel  Baclet,  garçon  fontainier,  idem  (3p.)... 

4o5++ 

A Louis  Laurens,  autre,  idem  (3p.) 4o5*+ 

A Nicolas  Thomas,  autre,  idem  (3  p,). • 4o5++ 

A Silvin  Pinet,  autre,  idem  (3  p.) 4o5*+ 

A Blaize  Re'glet,  autre,  idem  (3p.) 4o5++ 

A Louis  Tessier,  autre,  idem  (3p.) 4o5+* 

A Louis  Bazollet,  autre,  idem  (3p.) 4o5*+ 

A Claude-Michel  Denis,  autre,  idem  (3  p.). . 4o5++ 

A Pierre  Thomas,  autre,  idem  (3  p.) 4o5++ 

A Remi  Denis,  fontainier,  ayant  le  soin  et  entretien 
des  fontaines  de  Trianon,  de  la  fontaine  de  la  décharge 
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du  Canal  et  des  réservoirs  au-dessus  de  Trianon,  pour  ses 

gages  pendant  le  même  temps  (3p.) i5oott 

A Maisonneuve,  garçon  fontainier  à Trianon,  idem 

(3  p.) /io5+t 

A Desjardins,  autre,  pour  idem  (3  p.) Ao5++ 

Somme  de  ce  chapitre 2 5 /1 5 0 ++ 

GAGES  D’OFFICIERS, 

MATELOTS  et  gondolliers  servans  sur  le  canal 
DE  VERSAILLES. 

9 janvier- 23  octobre  : aux  mariniers  de  rame  qui  ont 
servi  sur  le  Canal  de  Versailles  depuis  le  mois  de  dé- 
cembre 1700  jusqu’au  mois  de  septembre  1701,  pour 

leur  solde  (11  p.) 1200** 

6 février- 27  novembre  : au  sr  Martin,  capitaine, 
pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1700  et  des 

trois  premiers  1 701  (4  p.) 2 4 00*+ 

A Christophe  Leroux,  maître  des  matelots,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (4  p.). . . . i3oo+* 
A Jean  Bourdon,  comité  de  la  galère,  pour  idem 
(4p.) 1 ooo*+ 


A Jacques  Le  Comte,  charpentier,  pour  idem  (4  p.).  . 

84o++ 

A Nicolas  Menessier,  autre,  pour  idem  (4  p.).  8 4 0++ 

A Jean  Candon,  autre,  pour  idem  (4  p.) 8 4 0++ 

A Joseph  Cuesne,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . . . 84o++ 
A Claude  Carouge,  autre,  pour  idem  (4  p.)...  84o++ 
A Jacques  Fosse,  calfateur,  pour  idem  (4  p.)..  84o++ 
A Jacques  Douville,  autre,  pour  idem  (4  p.)..  84o++ 


A Jean  Meuseuon,  garde-magasin,  pour  idem  (4  p.). . 

84o++ 

A Jacques  La  Vienne,  matelot,  pour  idem  (4  p.).  . . 


5 4 o++ 

A Noël  Coste,  autre,  pour  idem  (4  p.) 5 4o++ 

A André  Morel,  autre,  pour  idem  (4  p.) 54o++ 

A Nicolas  Granval,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . 54o*+ 
A Joseph  Trevan,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . . 54o+* 
A Adrien  Sénégal,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . . 54o+* 


A Michel  La  Vienne,  autre-,  pour  idem  (4  p.). . 54o*+ 
A François  Vidotti,  autre,  pour  idem  (4  p.).  54o+* 
A Georges  Renault,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . 5 4 o++ 
A Honnorat  Vidotti,  autre,  pour  idem  (4p.)..  54o*+ 
A Jean-Baptiste  Juste,  autre,  pour  idem  (4  p.).  54o+* 


A Nicolas  Savaiîi,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . . 5 4o++ 
A Isaac  Busigni,  autre,  pour  idem  (4  p.)  ....  54o+* 
6 février- 21  aoust  : à Jean  Massagati,  ancien  gon- 
dollicr  vénitien , pour  ses  gages  du  dernier  quartier  1 700 
et  des  deux  premiers  1701(3  p.) 900++ 
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A Pierre  Massagati,  autre,  pour  ses  gages  pendant  le 

même  temps  (3  p.) io8ott 

A Palmarin  Palmarini,  pour  idem  (3  p.) goo** 

A Bartuelemi  Pancalonio,  autre,  pour  idem  (3  p.).. 

675** 

A Vincent  Doria,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . . 675++ 
A Benoist  Borelli,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . 675^ 
A Pierre  Seodea,  autre,  pour  idem  (3  p.). , . . 676** 
A Jean  Palmarin,  autre,  pour  idem  (3p.)...  67 5+t 
Somme  de  ce  chapitre 25895** 

ENTBETIENS  DES  COUVERTURES 

DES  MAISONS  ROYALLES. 

3o  janvier-16  octobre  : à Noël  Martin,  couvreur, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  couvertures  du  château 
de  Vincennes  et  de  la  maison  des  Gobelins  pendant  les 
trois  derniers  quartiers  1700  et  le  premier  1701  (h  p.). 

n5ott 

3o  janvier- 1 3 novembre  : à Armet,  couvreur,  pour 
l’entretien  des  couvertures  du  palais  de  Luxembourg  et 
dépendances  pendant  les  deux  derniers  quartiers  1700 
et  les  deux  premiers  1701  ( h p.) ôoo*1 

1 3 février-  20  novembre  : à la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon  , 

couvreur,  pour  l’entretien  qu’elle  a fait  faire  des  couver- 
tures des  Maisons  Royalles  et  des  maisons  apartenantes 
au  Roy  à Paris  et  du  nouveau  couvent  des  Capucines 
pendant  he  dernier  quartier  1700  et  les  deux  premiers 
1701  (3  p.) 2 565** 

20  février- 20  novembre:  à elle,  pour  l’entretien  des 
couvertures  du  château  de  Versailles  pendant  le  même 

temps  (3p.) 1875** 

27  février- 20  novembre  : à elle,  pour  l’entretien  des 
couvertures  des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant 

le  même  temps  (3  p.) 3750** 

Somme  de  ce  chapitre 99  4 o** 

ENTRETIENS  DU  CHÂTEAU  DE  COMPÏÈGNE. 

16  janvier-16  octobre  : au  sr  Esmery,  concierge  dud. 
château,  pour  l’entretien  des  routtes  et  fossez  de  la  fo- 
rest  de  Compiègne  pendant  les  six  derniers  mois  1700 
et  les  six  premiers  1701  (4  p.) 600** 

2 4 avril  : à luy,  pour  l’entretien  des  terrasses  et  jar- 

dins et  remplissages  des  glacières  dud.  château  pendant 
l’année  dernière  1700 4oo** 

16  janvier-16  octobre  : â Laurens  Danvin,  pour  l’en- 
tretien des  ponts  de  bois  de  la  forest  de  Compiègne 
(â  p.) 1 70** 


3o  janvier- 3 1 juillet  : à Jacques  Camay  et  la  veuve 
CiiAMDOis,  couvreurs,  pour  l’entretien  des  couvertures 
dud.  château  pendant  les  six  derniers  mois  1700  et  les 

six  premiers  1701  (2  p.) 4oo** 

27  mars- 8 may  : à eux,  pour  les  réparations  de  cou- 
verture qu’ils  ont  fait  aud.  château  à cause  de  la  tempête 

du  2 février  (2p.) 199** 

3o  janvier- 3i  juillet  : à Cheret,  vitrier,  pour  l’entre- 
tien des  vitres  dud.  château  pendant  les  six  derniers  mois 

1700  et  les  six  premiers  1701  (2  p.) îoo** 

8 may  : â luy,  pour  réparations  de  vitres  â cause  de 

la  tempête  du  2 février 1 5**  1 7*  6d 

Somme  de  ce  chapitre  ....  i884**  17“  6d 

ÉGLISE  DES  INVALIDES. 


MAÇONNERIE. 

6 mars  - îh  aoust  : à Pierre  Le  Maistre  le  jeune,  en- 
trepreneur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a 
faits  à lad.  église  en  1700  et  1701  (7  p.).  . . io5oo** 

27  mars- 22  may  : à Pierre  Le  Maistre  l’aîné,  autre, 
sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à lad.  église 

(2  p.) 4ooott 

Somme  de  ce  chapitre i45oo** 

charpenterie. 

8 may  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  charpen- 
tier, à compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits 
à lad.  église  des  Invalides 200** 

serrurerie. 

3o  janvier- 5 juin  : à Pierre  Roger,  serrurier,  sur  les 
verges  de  fer  qu’il  fait  aux  vitraux  de  l’église  des  In- 
valides (3p.) 65o** 

3o  janvier- 5 juin  : à Thomas  Vallerand,  serrurier, 
sur  les  verges  de  fer  des  vitraux  de  lad.  église  . . . 65o** 
Somme  de  ce  chapitre i3oott 

menuiserie. 

3o  janvier- 3i  juillet  : à Laurens  Rocherois,  menui- 
sier, pour  les  modèles  de  menuiserie  qu’il  a faits  de  l’autel 
de  l’église  des  Invalides  en  1700  (3  p.) 718**  6* 

vitrerie. 

27  mars- 22  may  : à Gombault,  vitrier,  à compte  des 
vitres  qu’il  fait  pour  l’église  des  Invalides 4ooH 

PEINTURE. 

2 h avril-3  juillet:  à Michu,  peintre,  à compte  de  la 
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peinture  sur  verre  qu’il  fait  pour  les  vitraux  de  l’église 

des  Invalides  (2  p.). . 200tt 

29  may-17  juillet  : à de  Fontenay,  peintre,  à compte 
des  desseins  qu’il  peint  pourlesd.  vitraux  (3  p.).  A5ott 
2 h avril  : à.  Petit,  peintre,  sur  les  impressions  de 
grosse  peinture  qu’il  fait  à l’église  des  Invalides.  ioott 
2 9 may  : à Guillaume  Desauziers,  peintre,  à compte 


de  la  peinture  sur  verre  qu’il  fait 3oott 

Somme  de  ce  chapitre io5o*t 

sculpture. 


6 mars  : à Spingola,  sculpteur,  à compte  d’une  mé- 
daille qu’il  fait  représentant  Pépin,  avec  la  mosaïque.  . 

, t oott 

17  juillet  : à luy,  sur  les  desseins  qu’il  fait  pour  le 

pavé  de  la  grande  église 2 00^ 

3o  janvier  : à luy,  pour  menues  dépenses  qu’il  a fait 
pour  le  modèle  de  l’autel  de  la  grande  église  de  l’hôtel 

royal  des  Invalides i93tt  6’ 

3o  janvier-10  avril  : à luy,  Desjardins  et  François, 
sculpteurs,  à compte  de  deux  des  quatre  pannaches  du 

dôme  de  lad.  église  (3p.) 25oott 

3o  janvier- 27  mars  : à Flamen,  sculpteur,  à compte 
de  la  ligure  qu’il  fait  dans  un  cul-de-four  d’une  des  tri- 
bunes de  lad.  église  (3p.) 55ott 

6 mars  : à luy,  sur  une  médaille  de  Charles  le  Chauve, 

avec  la  mosaïque iooH 

3o  janvier- 27  mars  : à Corneille  Vanclève,  sculp- 
teur, sur  la  figure  qu’il  fait  dans  un  cul-de-four  d’une 
des  tribunes  de  lad.  église  des  Invalides  (3  p.). . . 55ott 
6 mars  : à luy,  sur  une  médaille  de  Saint  Louis,  avec 

la  mosaïque ioott 

3o  janvier-10  avril  : à Legros,  sculpteur,  Lapierre 
et  Magnier,  autres,  à compte  de  deux  des  quatre  pan- 
naches qu’ils  font  sur  le  dôme  de  lad.  église  (3p.)... 

25oott 

6 mars  : aud.  Legros,  sur  une  médaille  de  Louis  XII, 

avec  la  mosaïque ....  1 oot+ 

3ojanvier-27  mars  : à Antoine  Coisvox,  sculpteur, 
à compte  de  la  figure  qu’il  fait  dans  un  cul-de-four  d’une 

des  tribunes  de  lad.  église  (2  p.) 35o*t 

27  mars  : à luy,  sur  la  figure  qu’il  fait  en  marbre  re- 
présentant Saint  Charlemagne , pour  mettre  au  portail  de 

lad.  église 300^ 

3o  janvier  : à Tuby,  sculpteur,  à compte  de  la  sculp- 
ture qu’il  fait  sur  deux  des  huit  Pères  de  l’Eglise  com- 
mencez par  feu  son  père ioott 

3o  janvier-6  mars  : à Coustou,  sculpteur,  à compte 


de  la  figure  qu’il  fait  dans  un  cul-de-four  d’une  des  tri- 
bunes de  lad.  église  (2p.) 5oott 

3o  janvier- 27  mars  : à luy,  sur  la  figure  qu’il  fait  en 
marbre  représentant  Saint  Louis , pour  mettre  au  portail 

de  lad.  église  (2  p.) 8oott 

3o  janvier -3  juillet  : à luy,  pour  les  desseins  et  mo- 
delles  qu’il  a faits  pour  les  ouvrages  de  sculpture  de  lad. 

église,  en  1700  (2  p.) 8 1 gtt  io‘ 

3o  janvier  : aux  nommez  Meunier,  sculpteurs,  à 
compte  de  trois  cadres  qu’ils  refont  au  sujet  de  l’élar- 
gissement de  la  calotte  du  dôme  de  lad.  église.  . . ioott 
6 mars  : à Magnier,  sculpteur,  sur  une  médaille 

représentant  Louis  XIII,  avec  la  mosaïque ioott 

À La  Pierre,  sculpteur,  sur  une  médaille  représentant 
Henri  1111,  avec  la  mosaïque  au  pourtour  de  l’église.. 

ioott 

À Varin  l’ainé,  sculpteur,  sur  les  ornemens  qu’il  fait 
à l’imposte  au  dessous  de  la  grande  arcade  entre  les 

deux  églises  des  Invalides aoott 

A Granier,  sculpteur,  sur  une  médaille  représentant 

Philippe  Auguste , avec  la  mosaïque 5ott 

A Poultier,  sculpteur,  sur  une  médaille  représentant 

Charlemagne , avec  la  mosaïque îoo** 

A Poirier,  autre,  sur  une  médaille  représentant 

Clovis,  et  la  mosaïque îooN 

3o  janvier  : à Pierre  Mazeline  et  Adam,  autres,  à 
compte  de  la  sculpture  qu’ils  font  à l’arcade  entre  les 

deux  églises  de  l’hôtel  royal  des  Invalides 3oott 

6 mars  : à Noël  Jouvenet,  autre,  sur  une  médaille  re- 
présentant Dagobert,  et  la  mosaïque ioott 

A Hurtrelle,  autre,  sur  une  médaille  représentant 
Louis  le  Débonnaire , avec  la  mosaïque.  ........  ioott 

10  avril -16  octobre  : aux  sculpteurs  qui  ont  travaillé 
au  modèle  de  l’autel  de  l’église  des  Invalides  depuis  le 
1 G février  jusqu’au  1“  octobre  (6  p.). ..  . eAGittg’a11 
Somme  de  ce  chapitre..  . . iShr]S^  t 5‘  2d 

MARBRERIE. 

6 mars-3i  juillet  : à Lisqui,  Tarlet,  Dezaigrr  et 
Derbais,  marbriers,  sur  les  ouvrages  de  pavé  de  marbre 
qu’ils  font  pour  le  dôme,  sanctuaire,  nef  et  croisillon 
de  l’église  des  Invalides  (10p.)..... 1 5ooott 

5 juin-3i  juillet  : à eux,  pour  leur  payement  du 
sciage  des  trenches  de  marbre  pour  led.  pavé  (2p.).... 
102  2tt  1 8“  6d 

6 mars-3i  juillet  : aud.  Lisqui  et  Tarlet,  sur  le 

pavé  qu’ils  font  pour  la  chapelle  à gauche  de  l’autel 
(10  p.) i55o*< 
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5 juin-3i  juillet  : à eux,  pour  le  sciage  des  marbres 
qu’ils  font  pour  led.  pavé  (a  p.).  ......  . 352^  io5  6d 

6 mars-17  juillet  : à Ménard,  marbrier,  sur  le  pavé 

qu’il  fait  pour  la  chapelle  à droite  en  entrant  dans  lad. 
église  (io  p.) 2ioott 

A Cuvillier  , marbrier,  sur  le  pavé  qu’il  fait  pour  la 
chapelle  à droite  de  l’autel  de  lad.  église  (10  p.).  . . . 
iâ5ott 

A Ergot,  marbrier,  sur  le  pavé  qu’il  fait  pour  la  cha- 
pelle à gauche  en  entrant  dans  l’église  (10  p. ).  2200** 
Somme  de  ce  chapitre 23675*1  9’ 

DIVERSES  DÉPENSES. 

aa  may  : au  sr  de  Beacfort,  directeur  des  magasins 
des  marbres,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour  le  pavé  de 
marbre  de  lad.  église 1’ 

17  juillet  : aux  srs  Abeille  et  Barbier,  dessinateurs, 

pour  menues  dépenses  de  papier,  encre  de  la  Chine, 
y compris  33tt  au  sr  Abeille  pour  onze  jours  qu’il  a 
esté  employé  à dessiner,  à 3tt  par  jour 7 P 19’ 

18  septembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  à lad. 
église,  pour  leurs  journées  et  autres  menues  dépenses.  . 
896**  i5s 

Somme  de  ce  chapitre 5 1 i5’ 

DIVERSES  MAISONS  ROYALLES. 

MAÇONNERIE. 

9 janvier -i3  novembre  : à Pierre  Levé,  entrepre- 
neur, sur  ses  ouvrages  de  maçonnerie  aux  Maisons 
Royalles  et  maisons  appartenantes  au  Roy  à Paris,  en 
1700  et  1701  (17  p.) i5Goott 

16  janvier -6  mars  : aux  héritiers  de  Jean  Benoist, 
entrepreneur,  parfait  payement  de  9 A 98^  2S  iod,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux 
Maisons  Royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy  à 
Paris  depuis  l’année  1699  (2  p.) h 898^  2’  iod 

3o  octobre-i3  novembre  : à Cartaud,  entrepreneur, 
sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à l’autel  de 

l’église  Notre-Dame  de  Paris  (2  p.) 1200** 

Somme  de  ce  chapitre ....  2 1 7 4 8tt  2 3 1 od 

terrasses  et  jardinages. 

19  juin  : à la  veuve  Forcoy,  fontainier,  parfait  paye- 

ment de  197**  pour  les  conduites  qu’elle  a fait  faire 
pour  les  bassins  des  Thuilleries,  au  deià  de  son  entretien, 
pendant  les  six  derniers  mois  1700 97** 


A Reçu  aux,  terrassier,  pour  les  fossez  qu’il  a faits  dans 

le  parc  de  Vincennes gitt  123 

3-3 1 juillet  : à Therier  et  Crocoison,  jardiniers, 
pour  les  ouvrages  de  gazon  qu’ils  ont  faits  au  jardin  des 

Thuilleries  (2p.) 3gott 

2 h avril- 18  septembre  : à Legendre,  jardinier,  pour 
le  treillage  qu’il  a fait  dans  le  jardin  des  Thuilleries 

(3  p.) 322**  5S  2d 

2 h avril- 2 octobre  : à Ledreux  et  Le  Tellier,  sur  le 
sable  qu’ils  fournissent  pour  le  jardin  du  palais  des 

Thuilleries  (9  p.) 2060** 

2-16  janvier  : à Boivins,  jardinier,  sur  le  labour  et 
plan  qu’il  a entrepris  de  faire  aux  parterres  du  jardin 

du  palais  des  Thuilleries  (2  p.) 1000** 

2 janvier- 5 juin  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  recoupe 

qu’il  a entrepris  de  faire  (11p.) 11  ooo** 

i3  mars  : à Pierre  Besnard,  jardinier,  parfait  paye- 
ment de  2 2 3**  2 3 iod,  à quoy  monte  le  buys  des  plaltes 
bandes  qu’il  a replanté  dans  le  jardin  des  Thuilleries  en 


1700 73**  2*  1 o'1 

10  avril -2  octobre  : à luy,  à compte  des  labours  et 
redressemens  des  allées  dud.  jardin  (9  p.).  . . . 2200** 


1 h aoust  : à Claude  Cheveny,  jardinier,  à compte  des 

ifs  qu’il  a fournis  pour  le  jardin  du  palais  des  Thuilleries 
1 ooff 

Somme  de  ce  chapitre 1782/4** 

CHARPENTERIE. 

2 janvier- 2 octobre  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La 

Porte  , charpentier,  sur  scs  ouvrages  aux  Maisons  Royalles 
et  maisons  apartenantes  au  Roy  à Paris,  en  1700  et 
1701  (i3  p.) Sqbott- 

COUVERTURE. 

9 janvier- 2 octobre  : à la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon, 

couvreur,  sur  les  ouvrages  de  couverture  aux  Maisons 
Royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy  à Paris  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1700  (iG  p.) 7200** 

27  février-16  octobre  : à Noël  Martin,  couvreur,  à 
compte  des  couvertures  qu’il  fait  au  château  de  Vin- 
cennes et  aux  Gobelins  (10  p.) 355o**- 

10  aoust  -1/1  avril  : à Armet,  couvreur,  sur  ses  ou- 
vrages de  couverture  au  palais  de  Luxembourg  (3  p.).. 
noo**- 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 85 oR 

MENUISERIE. 

27  février  : à Richard,  menuisier,  sur  ses  ouvrages 
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aux  Maisons  Roy  ailes  et  maisons  apar  tenantes  au  Roy 

pendant  1698 ioott 

3 0 janvier-  16  octobre  : à Léchac belle,  menuisier,  à 
compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  en  la 
manufacture  des  Gobelins  et  au  Jardin  royal  des  plantes 

pendant  l’année  1700  (7  p.) 900tt 

9 janvier- 16  octobre  : à Laurens  Rochebois,  menui- 
sier, sur  ses  ouvrages  auxd.  Maisons  Royailes  depuis 

1698  (1 1 p.) 2 45o+> 

19  juin:  à Guérin,  menuisier,  sur  ses  ouvrages  de 

menuiserie  au  logement  de  M.  le  Grand i5ott 

3o  janvier- 1 3 février  : à Jean  Denelle,  menuisier, 
à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  au 

Louvre  pendant  l’année  1699  (2  p.) 6oott 

19  juin  : à Justine,  menuisier,  pour  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  aux  écuries  du  Roy  et  do  Mon- 
seigneur  87^9’ 

19  juin-  1 4 aoust  : à Marteau,  menuisier,  sur  la  me- 
nuiserie qu’il  fait  au  Balancier  des  médailles  (2  p.)..  . 
5ooH 

Somme  de  ce  chapitre 47  87^  9’ 

serrurerie. 

2 janvier- 3o  octobre  : à François  Lucas,  serrurier, 
sur  ses  ouvrages  auxd.  Maisons  Rovalles  pendant  1700  et 

1701  (5  p.) 1 oôott 

27  février- i4  aoust  : à Fontaine,  serrurier,  pour  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aux  Gobelins  et  au 

Jardin  royal  en  1700  (4  p.) 397^  6“  911 

27  février- 28  aoust  : à Del  A vigne,  serrurier,  sur  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  à l’autel  de  Notre- 

Dame  en  1700  et  1701  (3  p.) 700^ 

5 juin-  27  novembre  : à Thomas  Vallerand,  serrurier, 
à compte  de  la  serrurerie  qu’il  fait  auxd.  Maisons  Royailes, 

à Paris  (9  p.) 2000** 

5 juin  : à Le  Roy,  serrurier,  pour  les  ouvrages  de  ser- 
rurerie qu’il  a faits  à Vincennes  en  1700.  ...  1 i5tt  8! 

19  juin  : à Hoursé,  maréchal,  pour  ouvrages  de  fer 

livrez  au  magasin  du  Roy  en  1700 82^  5* 

Somme  de  ce  chapitre 4344tt  igs  gd 

VITRERIE. 

3o  janvier- i3  novembre  : à Charles-François  Jac- 
quet, vitrier,  pour  l’entretien  des  vitres  du  château  de 
Vincennes,  du  Jardin  royal  des  plantes  et  de  la  maison 

des  Gobelins,  en  1700  et  1701  (4  p.) 75ott 

A la  veuve  Janson  et  à Gabriel-Claude  Janson,  son 
fils,  pour  l’entretien  des  vitres  du  palais  de  Luxembourg  I 


et  dépendances  pendant  les  six  derniers  mois  1700  et 

les  six  premiers  1701  (4p.) Soot 

i3  février- 27  novembre  : à elle,  pour  l’entretien  des 
vitres  de  Madrid,  la  Savonnerie,  l’orangerie  du  Roulle, 
la  maison  des  cignes,  les  maisons  occupées  par  M.  le 
comte  de  Gramont  et  M.  Félibien,  la  Samaritaine  et 
l’Observatoire,  pendant  le  même  temps  (4p.)...  4oot) 

i3  mars- 18  septembre  : à elle,  pour  l’entretien  des 
vitres  du  château  du  Louvre,  Garde-meuble  de  la  Cou- 
ronne, hôtel  de  Grammont  et  magasin  des  marbres,  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1700  et  les  trois  premiers 

1701  (3  p.) i5oH 

3i  juillet  : à elle,  sur  ses  ouvrages  aux  Maisons 

Royailes,  outre  son  entretien  ordinaire i5ott 

2 janvier- 27  novembre  : à Gombault,  vitrier,  pour 
l’entretien  des  vitres  du  palais  des  Thuilleries  pendant 
les  six  derniers  mois  1700  et  les  six  premiers  1701 

(3p.) i5ott 

3i  janvier-  i3  novembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
vitres  des  grandes  et  petites  écuries  du  Roy,  des  écuries 
de  Monseigneur  et  leurs  dépendances,  des  maisons  où 
logent  MM.  de  Congis,  où  logeoit  feu  M.  Le  Nostre,  de 
l’orangerie  des  Thuilleries,  de  l’Imprimerie  royalle  et  de 
la  Bibliothèque  de  S.  M.,  pendant  les  six  derniers  mois 

1700  et  les  six  premiers  mois  1701  (3  p.) 200^ 

i3  février- 3i  juillet  : à luy,  pour  l’entretien  des 
vitres  du  couvent  des  Capucines  pendant  les  six  derniers 
mois  1700  et  les  trois  premiers  1 70 1 (3  p.) . . . . 1 5ott 
19  juin -2  octobre  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  a 
faits,  outre  son  entretien,  auxd.  Maisons  Royailes  pendant 

les  années  1700  et  1701  (2  p.) 5oo" 

Somme  de  ce  chapitre 2960^ 

PAVÉ. 

i3  février- 18  septembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 
à compte  des  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  aux  Maisons 
Royailes  pendant  l’année  dernière  1700  (3  p.).  tooott 

PEINTURE. 

3o  janvier- 1 3 février  : au  s1'  Joubert,  peintre  en  mi- 
gnature,  pour  vingt-quatre  desseins  de  plantes  rares 
qu’il  a livrés  pour  insérer  dans  les  livres  du  Cabinet  du 

Roy  (2p.) 6oott 

i5  juillet-2  octobre  :à  luy,  à compte  de  182  desseins 

de  plantes  rares  du  Cabinet  du  Roy  (5p.) 85ott 

2 5 février  : au  sr  delà  Fosse,  peintre,  parfait  payement 
de  8ootl  pour  le  tableau  qu’il  a fait  pour  Meudon,  repré- 
sentant Hercule 2 00*t 

Au  sr  Jouvenet,  peintre,  parfait  payement  de  8oott 
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pour  Je  iableau  qu’il  a fait  pour  le  sallon  du  château  de 

Meudon,  représentant  Latone 200tt 

9 janvier  : à Martin,  peintre,  pour  des  tableaux  qu’il 
a peints  pour  des  dessus  de  portes  du  château  de  Marly. 

5ooH 

3i  juillet—  1 4 aoust  : à Corneille,  peintre,  pour  les 
draperies  qu’il  a peint  pour  couvrir  les  nuditez  des  ta- 
bleaux qui  servent  à faire  les  tapisseries  du  Roy  aux 

Gobelins  (2  p.) * 3iott 

1  4 aoust- 2 octobre  : à Bertin,  peintre,  sur  les  ligures 
et  vases  du  parc  de  Versailles  qu’il  dessine  (2  p.).  . . 

3oo« 

i3  février -2  octobre  : à Claude  Audran,  peintre, 
sur  les  tableaux  qu’il  a faits  en  1700  pour  servir  à faire 
des  portières  en  tapisserie  aux  Gobelins  (8  p.). . 2900*+ 
19  juin  : au  sr  Desportes,  peintre,  sur  cinq  tableaux 
qu’il  a faits  et  posez  à la  Ménagerie 6oott 

1 3 février  : à Le  Moyne,  peintre,  parfait  payement  de 
1 88H  9“  pour  ouvrages  de  peinture  en  marbre  qu’il  a faits 
à l’autel  de  Notre-Dame  de  Paris,  en  1700.  . . . 88tt  gs 

2 octobre  : à luy,  sur  la  peinture  en  marbre  qu’il  a 

faite  au  modèle  de  la  cascade  de  Trianon 75** 

27  novembre  : à Meusnier,  peintre,  à compte  du  ta- 
bleau qu’il  a fait  pour  l’escalier  de  marbre  du  château 

de  Versailles • _• 25ott 

5 juin- 2 octobre  : à Jean-Baptiste  Fontenay,  peintre, 
pour  les  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits  pour  la  manu- 
facture de  lai  Savonnerie  (3  p.) Goott 

2  octobre  : à Parrossel,  peintre,  sur  un  tableau  qu’il 
a fait  en  i6<gg,  représentant  le  Roij  au  passage  du  Rhin 

200tt 

i3  février”  : au  sr  Poerson,  peintre,  parfait  payement 

de  6oott  pour  le  tableau  du  portrait  du  Roy,  pour  l’Aca- 


démie d’architecture  à Paris 800^ 

i3  novembre  : au  sr  CoYPELpère,  peintre,  sortes  mor- 
ceaux de  draperie  qu’il  a peints  pour  servir  à couvrir  les 
nuditez  des  tapisseries  des  Gobelins  en  1701 ...  . 25oH 


28  aoust  : aux  srs  Vernansal  et  Pavillon,  peintres, 
parfait  payement  de  1200^  pour  un  tableau  qu’ils  ont 
fait  pour  servir  à faire  la  tenture  de  tapisserie  pour  la 

Chancellerie 20  0tt 

17  juillet-  i4  aoust  : à Boulogne  le  jeune,  pour  les  , 

figures  qu’il  a peintes  pour  les  portières  de  tapisserie  que 

l’on  fait  aux  Gobelins  (2  p. ) 4oott 

16  octobre  : à luy,  sur  les  figures  qu’il  peint  pour 

faire  en  tapisserie. 2O0tt 

1 9 juin -2  octobre  : à Petit,  peintre,  sur  les  ouvrages 
de  grosse  peinture  qu’il  fait  aux  Maisons  Royalles  (4p.)  j 

55ott  ; 
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2 - 1 G octobre  : à Cossiot,  peintre,  sur  quatre  tableaux 
qu’il  a faits  à la  Ménagerie  de  Versailles  ( 2 p.)-.  3oott 
Somme  de  ce  chapitre 987 3tt  q! 

DORURE. 

2 janvier  : à Dufaux,  doreur,  pour  les  ouvrages  de 

dorure  qu’il  a faits  à un  pied  de  table  pour  le  palais  de 
Trianon,  en  1700 168^  i2s2a 

i3  mars  : à luy,  pour  la  dorure  qu’il  a faite  à la  bor- 
dure d’un  tableau  qui  est  dans  l’Académie  royalle  d’ar- 
chitecture au  Louvre,  en  1700 i33tt  9” 

1 9 juin  : à luy,  sur  la  dorure  de  deux  pieds  de  table 

pour  le  château  de  Meudon,  en  1701 1 5oil 

Somme  de  ce  chapitre 452tt  is  2d 

SCULPTURE. 

16  octobre- 1 3 novembre  : à Jules  Dugoulon,  sculp- 
teur, sur  les  pieds  de  tables  de  marbre  qu’il  fait  pour 
l’escarpolette  de  Marly  ( 2 p.) 5oott 

30  janvier- 27  novembre  : à Antoine  Coisvox,  sculp- 

teur, à compte  de  deux  groupes  qu’il  fait  en  marbre, 
représentant  la  Renommée,  pour  le  jardin  de  Marly 
(17  p.) i375ott 

1 4 aoust-  i3  novembre  : à André  Le  Goupil,  Marin, 

Bellan,  Jules  Dugoulon  et  Pierre  Taüpin,  sculpteurs, 
sur  leurs  ouvrages  de  sculpture  aux  Maisons  Royalles 
pendant  la  présente  année  1701  (3  p.) 8oot> 

5 juin  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur,  pour  un  mo- 
dellc  de  vase  qu’il  fait  pour  le  service  du  Roy.  . 210*+  8’ 

31  juillet  : à luy,  sur  un  vase  qu’il  fait  en  marbre 

pour  le  château  de  Marly i5oH 

3 juillet  : à Poultier,  sculpteur,  pour  avoir  réparé, 

un  groupe  en  plâtre,  représentant  Apollon  et  Daphné, 
placé  au  jardin  des  Thuilleries 85*+ 

3i  juillet  : à Flamen,  sculpteur,  sur  un  vase  qu’il  lait 
en  marbre  pour  le  château  de  Marly îoo11 

3  juillet  : à Poirier,  sculpteur,  pour  avoir  réparé  le 
groupe  en  plâtre,  représentant  Zéphire  et  Flore,  placé  au 
jardin  des  Thuilleries,  en  1701  . . . 85tt 

3i  juillet- 2 octobre  : à luy,  sur  un  vase  qu’il  fait  en 
marbre  pour  le  château  de  Marly  (2  p.) eoott 

2 octobre  : à luy  et  Hardy,  sur  les  trophées  qu’ils  lont 

à la  nouvelle  porte  du  Gours-la-Reyne 200tt 

16  janvier- 3 1 juillet  : à Granibr,  sculpteur,  à compte 
d’un  groupe  qu’il  fait  en  marbre,  représentant  Rio  et  Mé- 
licerte  (2  p.) 5ooH 

16  octobre:  à Rousseau,  sculpteur,  sur  trois  pieds  de 
marbre  blanc  qu’il  fait  pour  une  table  qui  est  sous  le 
pavillon  du  jardin  de  Marly i5ort 
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27  novembre  : à Slodtz  et  Bertrand,  sculpteurs,  pour 

les  modèles  de  pieds  de  pendules,  qu’ils  ont  faits  pour  le 
service  du  Roy 200** 

5 juin  : à Spingola  et  Hardy,  sculpteurs,  pour  les 
journées  employées  pour  faire  un  modelle  en  terre  d’une 

cascade  pour  le  Roy 3iot*  iA* 

A Desjardins,  sculpteur,  pour  avoir  restauré  une  figure 

de  bronze,  représentant  la  Vénus  aci'oupie 2 42** 

19  juin- 28  aoust  : à luy,  sur  le  réparage  qu’il  fait  à 
une  figure  de  bronze,  représentant  Y Aurore  (2p.)  5oo** 
16  octobre-  i3  novembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
bronze  qu’il  fait  pour  les  cheminées  de  l’aparlement  du 

Roy  à Versailles  (3  p.) 55o*i 

2 octobre  : à luy  et  Langlois  , pour  les  creux  de  plâtre 
qu’ils  ont  faiLs  pour  les  appuis  de  la  façade  du  château 
de  Marly 120** 

28  aoust  : à Vivien,  sculpteur,  pour  une  bordure  qu’il 
a faite  pour  un  portrait  de  Monseigneur.  ...  122**  ios 

Somme  de  ce  chapitre 18775**  12” 

MARQUETTE  RIE. 

27  février -3o  octobre  : à André -Charles  Boulle, 
ébéniste,  à compte  des  sept  tables  qu’il  fait  pour  la 

Ménagerie  de  Versailles  ( 1 1 p.) 64oo** 

i4  aoust- 18  septembre  : à luy,  â compte  des  doubles 
bras  de  bronze  doré  qu’il  a faits  pour  la  cheminée  de 
l’antichambre  de  Monseigneur  au  château  de  Meudon 

( 2 p.) 85o** 

3o  octobre- 1 3 novembre  : à luy,  sur  les  pieds  de 
pendule  qu’il  fait  pour  le  service  du  Roy  (2  p.)..  Goo** 
Somme  de  ce  chapitre 7850** 

OUVRAGES  DE  BRONZE  ET  DE  CUIVRE. 

16  janvier  : à Sautray,  fondeur,  parfait  payement  de 
835**  pour  deux  bordures  de  bronze  doré  qu’il  a faites  à 
deux  tables  de  marbre  à Trianon,  et  autres  ouvrages  à la 

Surintendance  des  Bâtiments 235** 

27  novembre  : à Vinache,  fondeur,  à compte  du  con- 
tre cœur  de  bronze  qu’il  a fondu  et  réparé  pour  le  service 

du  Roy 4oo** 

16  juin  : à la  veuve  et  héritiers  du  sr  Le  Pilleur, 
fondeur,  pour  un  groupe  qu’il  a moulé,  représentant 
Zéphire  et  Flore,  qu’il  a posé  au  jardin  des  Thuilleries 

en  1 70 J 24o** 

19  juin-3i  juillet  : à Duchemin,  chaudronnier,  pour 

dix  paires  d’arosoirs  qu’il  a fournis  pour  le  jardin  des 

Thuilleries  (2  p.) 280*1 

19  juin  : à la  veuve  Roger,  fondeur,  pour  les  ouvrages 


qu’elle  a faits  aux  Maisons  Royaîles  à Paris,  en  1700.  . 

1781*11* 

Somme  de  ce  chapitre 1 333**  1 1 * 

moulages. 

27  mars  : à Robert,  mouleur,  pour  un  moule  du 
cheval  de  Niobé,  qu’il  a fait  en  janvier  et  février..  97*1 
19  juin -3  juillet  : à luy,  sur  un  groupe  qu’il  a moulé 
et  posé  dans  le  jardin  des  Thuilleries,  représentant 

Apollon  et  Daphné  (2  p.) 260** 

3i  juillet  : à luy,  sur  le  moulage  des  chapiteaux  pour 

la  place  de  Louis  le  Grand 1 5o** 

Somme  de  ce  chapitre 487** 

MARBRERIE. 

30  janvier- 8 may  : à Hierosme  Derbais,  Pierre 

Lisqui,  Claude  Tarlet  et  Nicolas  Desaigres,  marbriers, 
à compte  des  ouvrages  de  marbre  qu’ils  font  pour  l’église 
Notre-Dame  (3  p.) 2100*1 

19  juin  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  le  sciage 
des  tranches  de  marbre,  qu’il  a fait  pendant  les  six  der- 
niers mois  1 700 86*1  7*  8d 

i3  lévrier  : à Claude  Tarlay,  marbrier,  pour  le  sciage 
de  plusieurs  tranches  de  marbre,  qu’il  a fait  pendant  les 

six  derniers  mois  1700.  . i 291**  7’ 

27  mars  : à luy,  sur  le  pavé  de  marbre  qu’il  a fait  à 
la  terrasse  du  palais  de  Luxembourg 5oo*f 

31  juillet-  28  aoust  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  pavé 

de  marbre  qu’il  a fait  à Meudon  (2  p.) Zi 98** 

3o  octobre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a 

faits  pour  le  Roy,  â Paris 200** 

Somme  de  ce  chapitre 8675*1  1 A*  8d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

19  juin  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les  raco- 
modages  et  ramonnages  de  cheminées  qu’il  a faits  auxd. 

Maisons  Royaîles  en  1700 8o**  19’ 

3o  janvier-2  octobre  : à Christopiile  Lejeune,  vuidan- 
geur,  pour  les  vuidanges  de  fosses  d’aysances  qu’il  a fait 
auxd.  Maisons  Royaîles  pendant  les  six  derniers  mois 

1700  et  les  six  premiers  1701  (2p.) 258** 

16  janvier- 27  novembre  : à Bruneau,  inspecteur  à 
Vincennes,  pour  le  soin  qu’il  a d’empêcher  que  les  vaches 
n’endommagent  les  avenues  et  taillis  du  parc  de  Vin- 
cennes pendant  le  dernier  quartier  1700  et  les  trois 

premiers  1701  (4  p.) 3oo** 

24  janvier  : à Chardon,  procureur  au  Parlement  de 
; Paris,  pour  le  travail  qu’il  a fait  pendant  l’année  der- 
i nière  1700,  pour  l’examen  de  plasieurs  pièces  de  discu- 
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tion , concernans  les  remboursemens  d’hérittages  acquis 

au  nom  du  Roy 5oott 

i3  février  : au  sr  Thomas,  machiniste,  pour  avoir 
conduit  du  port  Saint-Nicolas  dans  l’atelier  du  sr  Coisvox, 
au  Louvre,  les  deux  blocs  de  marbre  destinez  pour  faire 
deux  groupes  à Marly,  et  ce  pour  ses  peines  et  soins, 

les  ouvriers  ayant  esté  payez  séparément 5oott 

i3  février  : au  sr  Charpentier,  garde  de  la  Prévôté  de 
l’Hôtel,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour  le  service  du 

Roy  en  1700 - . 6gtt  1 3‘ 

Au  sr  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien  des  horloges 
des  Thuilleries,  Gobelins  et  la  Savonnerie  pendant  l’an- 
née dernière  1700 67** 

27  février  : à Lair,  taillandier,  pour  les  outils  qu’il  a 
fournis  pour  le  jardinier  de  Vincennes  en  1700.  85**  ios 
Au  Commissaire  des  pauvres  de  la  parroisse  de  Saint- 
Roch,  pour  la  taxe  des  pauvres  defbôtel  de  Vandôme  et 
des  maisons  apartenantes  au  Roy  sur  lad.  parroisse.,  pen- 
dant l’année  1700 78** 

27  mars- 28  aoust  : à du  Magny,  charpentier,  pour  le 
transport  du  groupe  de  Laocoon  des  Gobelins  à Trianon, 
et  d’autres  figures  à Marly  et  ailleurs  ( a p. . 7 Att 
27  mars- 16  octobre  : à Bonnot,  voiturier,  pour  la 
voilure  dud.  groupe  et  autres  voitures  qu’il  a fait  pendant 

la  présente  année  (3p.) 5oAb  17*  6d 

10  avril  : à Orcé,  taillandier,  pour  la  ferrure  qu’il  a 

faite  aux  roues  des  binards  du  Roy 6ott 

8 maÿ  : à Poussin,  cbaron,  pour  les  ouvrages  qu’il  a 

faits  auxd.  binards - 1 35+*  3’ 

Au  sr  Couplet,  concierge  de  l’Observatoire,  pour  me- 
nues réparations  qu’il  a fait  faire  à lad.  maison,  eu  1700 

et  1701 68*1 

17  juillet- 28  aoust  : au  sr  Barerre,  concierge  de 
Luxembourg,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour  le  repo- 
soir  de  la  Feste-Dieu  pendant  la  présente  année  (2  p.). 

33 1 f 162 3 * 

Somme  de  ce  chapitre  ....  3i02**  i8!  6d 

ouvriers  à la  journée. 

2 janvier- 27  novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé au  modelle  du  grand  autel  de  Notre-Dame  depuis 
le  mois  de  décembre  1700  jusqu’au  mois  de  novembre 


1701  (22  p.) 9/126^12’ 7d 

2 janvier-  18  septembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux 

magasins  des  marbres  (11p.) io85tt  8S 

2 janvier- 27  aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  au  jar- 
din du  palais  des  Thuilleries  (18  p.)...  12816**  12“  id 


2 janvier- 1 3 novembre  : aux  srs  Dorbay  et  Aubert, 

dessinateurs,  pour  leurs  journées  à dessiner  pour  le 

comptes  des  bâtiments.  — iv. 


Roy,  à raison  de  5o  sols  par  jour  pour  chacun  (1 1 p.). . 
i823tt 

30  janvier- 2 A avril  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  aux 

Gobelins  à rentraire  les  morceaux  de  tapisserie  qui  ont 
servi  à couvrir  les  nuditez  des  tapisseries  des  Gobelins 
(2  p.) . A59**  5S 

27  mars- 21  may  : à ceux  qui  ont  travaillé  au  plan 

en  relief  de  Marly  (3  p.) 1 7.6++  i5* 

8 may- 18  septembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  au 
modèle  de  la  cascade  de  Trianon  (5  p.). . 2663**  185  8d 
1 A - 2 8 aoust  : à ceux  des  modèles  de  cheminées  de 
l’apartement  du  Roy  à Versailles  (2  p.).  . . . A63**  As  Ad 
Somme  de  ce  chapitre..  . . 2891  A+t  i5s  8d 

GRAVEURES. 

8 may  : à Roussel,  graveur,  par  gratification,  pour 
les  A o3  par  marc  sur  89  marcs  des  jettons  d’argent  qu’il 
a frappez  pour  les  Bâtimens  pour  1701,  dont  il  a fait  les 
carrez i53** 

GOBELINS  ET  LA  SAVONNERIE. 

2 janvier- 28  aoust  : à Lefebvre,  tapissier,  sur  la 
tenture  de  tapisserie  qu’il  fait  en  basse  lisse 1 pour 

l’hôtel  de  la  Chancellerie  (9  p. ) 3 200** 

i3  février-  17  juillet  : à luy,  sur  les  morceaux  de  ta- 
pisserie qu’il  a faits  pour  couvrir  les  nuditez  des  tapisse- 
ries du  Roy  aux  Gobelins  (3p.) 576*+  1 1 3 3A 

27  mars- 27  novembre  : à la  veuve  Lefebvre  et  à 
Lefebvre,  son  fils,  sur  les  tapisseries  de  haute  lisse  qu’il 
fait,  des  tentures  de  Jules  Romain  , Raphaël  et  Galerie  de 

Saint-Cloud  (4  p.) 7600*1 

1 3 février  - 3 1 juillet  : à Jans  , tapissier,  pour  les  mor- 
ceaux de  tapisserie  qu’il  fait  pour  couvrir  les  nuditez 

des  tapisseries  des  Gobelins  (A  p.) 2295**  18’  7d 

27  mars- 27  novembre  : à luy,  sur  les  tapisseries  de 
haute  lisse  qu’il  fait  des  tentures  de  Jules  Romain,  Ra- 
phaël et  Indienne  (6  p-) i3ooo** 

27  mars- 1 A aoust  : à La  Croix  père,  tapissier,  sur 
les  portières  qu’il  fait  en  basse  lisse  de  Mars  et  du  Char 

( 2 p.) i3oo** 

27  mars- 27  novembre  : à luy,  sur  les  portières  de 
rabesque  qu’il  fait,  représentant  l’ Hiver  (3  p.).  1960** 

31  juillet- 1 A aoust  : à luy,  sur  les  morceaux  de  ta- 

pisserie qu’il  fait  pour  couvrir  les  nuditez  des  tapisseries 
des  Gobelins  (2p.) 2 8 A*t  A5  Ad 

27  mars- 27  novembre  : à La  Croix  le  fils,  tapissier, 

1 II  faut  lire  : haute  lisse.  Lefebvre  n’a  jamais  travaillé  en 
basse  lisse. 

A? 
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sur  les  portières  de  rabesque  qu’il  fait,  représentant  le 

Printemps  (3  p.) 1960^ 

A Souet,  autre,  sur  les  portières  de  rabesque  qu’il 

fait,  représentant  l 'Esté  (3  p.) ig5ott 

A Lafraye,  sur  les  portières  de  rabesque  qu’il  fait, 

représentant  Y Automne  (3p.) ig5ott 

Au  sr  Comminet,  marchand,  pour  l’or  filé  qu’il  a fourni 
pour  lesdites  tapisseries  pendant  les  trois  derniers  mois 

1700  et  la  présente  année  (7  p.) 7o36H 

37  mars- i/i  aoust  : au  sr  François  Jacob,  pour  la 
soye  blanche  qu’il  a fournie  pour  lesdites  tapisseries  ( 2 p.) 

1291** 

A Pierre  Michel,  pour  les  laines  qu’il  a fournies  pour 

lesdites  tapisseries  (a  p.) 2063^  7 s 6d 

Au  sr  de  Moucby,  pour  avoir  dégraissé  et  reblanchi 
agi  livres  1/2  de  laine  pour  lesdites  tapisseries  (2  p.). 

58«65 

A Kerchove  , teinturier,  pour  la  teinture  des  soyes  et 

laynes  pour  idem  (2  p.) 1057^  105 

Au  sr  Matthieu,  inspecteur,  pour  ses  gages  du  dernier 

quartier  1700  et  du  premier  1701  (2  p.) 6ooft 

A luy,  pour  menues  dépenses  qu’il  a faites  pendant  le 

même  temps  (2  p.) 326^  i5“6Æ 

A Cozette,  concierge,  pour  ses  apointemens  des  six 

derniers  mois  1700  (2  p.) 900N 

A luy,  pour  menues  dépenses  faites  pendant  ledit 

temps  (2  p.) 358^  ias 

A Yvart,  peintre,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois 

1 700  (2  p.) 75oH 

A luy,  pour  menues  dépenses  faites  pendant  ledit  temps 

(2  p.) 1 36H  1 7“  6J 

A Nivard,  chapelain,  pour  ses  apointemens  des  six 

derniers  mois  1700  (2  p.) 25ott 

A Lunague,  chirurgien,  pour  idem  (2  p.).  . . . 200^ 

A Nivelon,  dessinateur,  pour  idem  (2  p.).  . . . 55ott 

27  mars- 27  novembre  : à Galliot,  jardinier,  pour 
ses  gages  des  six  derniers  mois  1700  et  des  trois  pre- 
miers 1701  (3  p.) 3ooN 

27  mars -1 A aoust  : à Saint-Leger,  portier,  pour  ses 
gages  des  six  derniers  mois  1 700 , y compris  5oti  pour  son 

justaucorps  de  la  livrée  du  Roy  (3p.) 20ott 

1/1  aoust -27  novembre  : à Leblond,  tapissier,  sur 

les  portières  de  tapisserie  représentant  Saturne  (2  p. ). . 

1 2 50tt 

1 A aoust  : au  sr  du  Mayne,  pour  la  soye  blanche  qu’il 

a fournie  pour  les  ouvrages  de  tapisserie 1A70N 

18  septembre- 2 octobre  : au  sr  de  Fontenay,  peintre 
pour  les  fleurs,  pour  la  peinture  qu’il  a faite  à la  Savon- 
nerie en  169g  et  1701  (2  p.) AooK 


7/l0 

2 octobre  : au  sr  Dangeres,  chapelain  de  la  Savonnerie, 
pour  avoir  célébré  le  service  divin  dans  la  chapelle  de 


la  Savonnerie  pendant  six  mois 120^ 

Somme  de  ce  chapitre 5527 5+*  2*  8d 


JARDIN  ROIAL  DES  PLANTES  RARES. 

3o  janvier-  17  juillet  : au  sr  Bolduc,  apolicaire,  pour 
le  cours  de  chimie  qu’il  a fait  au  Jardin  royal  et  les  dro- 
gues et  médicamens  qu’il  a fournis  en  1700  tant  aux 
Filles  de  Sainte  Geneviève  qu’aux  Carmélites  et  Capucines 

( A p.) i586tti* 

3o  janvier- 3o  octobre  : à Jean  Brement,  jardinier 
dudit  jardin,  pour  l’entretien  d’iceluy,  pendant  les  six 
derniers  mois  1700  et  les  six  premiers  1701  (A  p.).  . . 

2.5oott 

18  septembre  : à luy,  pour  l’entretien  et  culture  du 
petit  jardin  des  plantes  rares  et  pour  le  soin  qu’il  a eu  de 
balayer  l’amphitéâtre , pendant  les  démonstrations,  et  le 
bas  de  la  terrasse  dans  la  rue,  le  jour  de  la  Feste-Dieu  de 

l’année  dernière  1700 ioott 

3o  janvier- 3o  octobre  : à Louis  Esmery,  aprentif  du- 
dit Brement,  pour  sa  pension  pendant  les  six  derniers 

mois  1700  et  les  six  premiers  1701  (A  p.) 3oott 

A Philbert  Chaillou,  portier  dudit  Jardin  royal,  pour 

ses  gages  pendant  le  même  temps  ( A p.) A5ott 

i3  mars:  au  s1'  Duvernay,  démonstrateur  audit  Jar- 
din roial,  pour  ses  apointemens  en  ladite  qualité  pen- 
dant l’année  dernière  1700 i5oott 

27  mars  : au  sr  D aquin  le  jeune,  docteur  en  méde- 
cine, démonstrateur  audit  jardin,  pour  ses  apointemens 

de  l’année  1 700 iboott 

27  novembre  : à Pierre  Saintard,  voiturier,  pour 
cent  voyes  de  fumier  qu’il  a fourni  audit  jardin.  . ioott 
Somme  de  ce  chapitre 8o36tt  is 

ACADÉMIES  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  PARIS. 

26  janvier  : à Pierre  Jacques,  pour  menues  dépenses 
qu’il  a faites  à l’Académie  d’architecture  établie  au 

Louvre,  en  1700 i5oH 

3o  janvier  : au  sr  Mouette,  libraire,  pour  les  livres 
qu’il  a fournis  à l’Académie  d’architecture  à Paris.  62** 
3o  janvier- 1 A aoust  : au  sr  Cassinat,  élève  de  l’Aca- 
démie de  peinture  et  sculpture,  pour  sa  subsistance 
pendant  l’année  dernière  1700  et  les  six  premiers  mois 

1701  (2  p.) 3g6tt 

i3  février- 1 A aoust  : aux  s"  de  Cotte,  Bullet,  de 
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l’Isle,  Gabriel,  Gobert,  Lambert,  Le  Maistre,  de  la 
Hire  et  Félibien,  architectes,  pour  leurs  assistances  aux 
conférences  de  ladite  Académie  d’architecture  de  Paris 
pendant  le  dernier  quartier  1700  et  les  deux  premiers 

1701  (3  p.) 38a8tt 

i3  février  : au  sr  de  Launay,  pour  six  médailles  d’ar- 
gent qu’il  a livrées  pour  eslre  distribuées  aux  étudians 
de  l’Académie  de  peinture  et  sculpture  pendant  les  quar- 
tiers d’avril  et  de  juillet  1700 i34tt 

27  février  : au  sr  Barrère,  tapissier,  pour  les  meubles 
qu’il  a fournis  pour  l’Académie  d’architecture  à Paris . . 

h h G"  6S 

i3  mars:  à la  demoiselle  Collet,  élève  de  l’Académie 
de  peinture  et  sculpture , pour  sa  subsistance  pendant  les 

neuf  derniers  mois  1700 1 g8+t 

3 avril- a octobre  : au  sr  Fossier  l’aîné,  portier  de 
ladite  Académie,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers 
mois  1700  et  des  six  premiers  1701  (a  p.)....  45ott 

5 juin  - 16  octobre  : au  sr  Blanchard,  trésorier,  pour 
l’entretien  de  ladite  Académie  pendant  le  dernier  quar- 
tier 1700  et  les  deux  premiers  1701  (3  p.)...  3ooott 

3 juillet  : aux  s”  Nattier,  les  deux  frères,  et  Pesne, 
élèves  de  ladite  Académie,  pour  leur  subsistance  des  six 

derniers  mois  1701 3 g6+t 

1/4  aoust  : au  sr  Lepage,  pour  la  dépense  qu’il  a faite 
pour  l’Académie  d’architecture  pendant  les  six  premiers 

mois  1701 1 5ott  7” 

18  septembre  : au  sr  Desormeaux,  élève  de  l’Académie 
de  peinture,  pour  les  six  derniers  mois  1700  ....  1 3att 
Somme  de  ce  chapitre . g3 ^1 21*  i3’ 

ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  ROME. 

6 mars  : au  sr  Jean  Marcourelle,  pour  son  rembour- 

sement d’une  lettre  de  change  de  5ooott  qu’il  a fait  re- 
mettre au  sieur  IIouasse  pour  employer  aux  dépenses  de 
l’Académie  royalle  d’architecture,  peinture  et  sculpture 
établie  à Rome,  qui  y est  entretenue  par  ordre  et  pour 
le  service  de  S.  M. , plus  noo**  pour  le  change  et  frais 
de  commission,  à 2a  pour  cent 6ioott 

6 aoust  : à luy,  pour  une  pareille  lettre  de  change, 
avec  iooott  pour  le  change  à 20  pour  cent.  . . . 6ooott 
Somme  de  ce  chapitre 12100** 

LOYERS  DE  MAISONS. 

9 janvier  : au  sr  Tripier,  chirurgien  des  bâtimens  du 
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Roy  à Marly,  pour  le  loyer  de  la  maison  cju’il  a occupée 

dans  le  village  en  1700 i5ott 

A Martin  Litaud,  inspecteur  à Marly,  pour  le  loyer 

de  son  logement Zi  o*+ 

A Louis  Bacary,  employé,  pour  son  loyer /1  o*+ 


A Jean  Déroché,  garçon  fonlainier  à Saint-Germain, 
pour  la  chambre  qu’il  a occupée  dans  le  village  de  Marly 

4o*t 

16  janvier  : à Bourg,  Suisse  de  la  troisième  porte 
qui  a esté  faite  à Confions  Sainte-LIonorine  pour  la  co- 
modité  de  la  chasse  dudit  lieu,  pour  le  loyer  de  son  loge- 
ment pendant  l’année  dernière 45tt 

3o  janvier  : à Julien  Chevillard,  fontainicr  à Meu- 
don,  pour  le  loyer  de  son  logement  pendant  1700.  1 20** 
A Muzart,  garçon  fontainier  à Meudon,  pour  idem.. 

4o** 

A Hautecampagne,  autre,  pour  idem.  4ott 

A Jean  Fiat,  autre,  pour  idem /iott 

A Jean-François  Chevillard,  autre,  pour  le9  six  der- 
niers mois  1 700 2 o** 

A Louis  de  la  Lande,  jardinier  de  l’orangerie  de  Saint- 
Germain-en-Laye,  pour  le  loyer  de  son  logement  pendant 

1700 1 5ott 

A la  veuve  Bellier,  jardinier  du  parterre  en  gazon 

dudit  château,  pour  idem  i5ott 

A François  Coustillier,  jardinier  du  Val,  pour  idem. 

' 200** 

A Louis  Garnier,  jardinier  des  hauts  de  Marly,  pour 

idem i5o** 

Au  s1  Moreau,  inspecteur  au  château  de  Versailles, 

pour  idem 10011 

Au  sr  Le  Goux,  inspecteur  à Trappes  et  Saclay,  pour 

idem ioott 

A Jean  Hol  ard  , pour  le  loyer  de  la  maison  du  sr  Parisot, 
à Trapes,  pendant  les  six  derniers  mois  1700.  . 1 1 5tt 
6 février  : à Zephirin  Adam  , sculpteur,  ayant  l’entre- 
tien des  ouvrages  de  sculpture  en  marbre  et  autres  de 

Marly,  pour  son  logement  pendant  1700 4o** 

Aux  srs  Bourgault  et  Matis,  arpenteurs,  pour  le  loyer 
de  la  maison  qu’ils  ont  occupée  à Versailles  pendant  1700 

aâo** 

6 février-  1 h aoust  : au  sr  de  Poutrincourt,  pour  les 
six  derniers  mois  170001  les  six  premiers  1701  des  loyers 
de  sa  maison,  écurie  et  manège,  occupez  par  les  officiers 


de  la  Grande  Ecurie  du  Roy,  à Paris  (2  p.)  . . . 61  oo*1 
20  février- 11  septembre  : aux  héritiers  de  la  dame 
Cornuel,  pour  le  loyer  de  neuf  maisons  sçizes  à la  Halle- 
Barbier,  pendant  l’année  1700  (2  p.) 1620*+ 


20  février  : au  sr  Chevalier  Charles  Houel,  pour 

Z17. 
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le  loyer  de  deux  maisons  sçizcs  au  même  lieu,  pendant 

j 700 36o** 

Aux  héritiers  de  la  veuve  Perrier,  pour  deux  maisons 

idem 5oo** 

37  février  : aux  héritiers  de  la  dame  Dastric,  pour 

deux  maisons  idem  5oo** 

Aux  héritiers  de  la  veuve  Massonnet,  pour  le  loyer  de 

deux  maisons  idem 36o** 

A la  veuve  Roger,  pour  le  loyer  de  deux  maisons 

idem 36o** 

10  avril  : à Adrien  Moriel,  fermier  de  l’église  du 

Chenay,  pour  le  loyer,  pendant  une  année,  d’un  arpent 
78  perches  de  terre,  sçiluée  prez  le  réservoir  de  Rocan- 
court,  semée  en  pépinière  de  jeune  plan  d’ormille.  â 2** 

1"  may  : au  sr  Antoine  Lecuier,  dessinateur  et  inspec- 
teur à Marly,  pour  le  loyer  du  logement  qu’il  a occupé 
dans  le  village  de  Marly  pendant  l’année  dernière  1700. 

200** 

39  may  : à Charles  Masson,  inspecteur  à Marly,  pour 

idem ■ 60** 

5 juin  : à la  veuve  du  sr  Putheaüx,  pour  six  mois  du 
loyer  de  sa  maison  à Meudon , occupée  par  les  officiers  em- 
ployez aux  Râtimens 25o** 

3 juillet  : au  sr  Gilles  Roussel,  de  Compiègne,  pour 
une  année  du  loyer  du  logement  servant  de  magasin  où 
sont  les  planches  apartenantes  au  Roy,  pour  les  répara-  I 
lions  des  ponts  de  hois  dans  la  forest  de  Compiègne.  1 5** 

3/1  juillet  : à Henry  Chapelain,  garçon  fonlainier  à 
Marly,  pour  le  loyer  de  sa  chambre  pendant  1700.  âo** 

2 h juillet  : à Barthélémy  Laurens,  autre,  pour  idem. 

âo** 

27  novembre  : à Charles  du  Tillet,  pour  le  loyer  de 
sa  maison  de  Saint-Germain,  occupée  par  Me  Ciiéridon, 
officier  du  roy  d’Angleterre,  pendant  une  année..  1 8o** 

A Liénard  Mimpon,  dit  La  Roche,  garçon  fontainier  à 
Marly,  pour  le  loyer  de  sa  maison  pendant  1700  . . /io** 

A Loyseleur,  autre,  pour  idem 4ott 

A Dubourg,  dit  La  Montagne,  autre,  pour  idem,  h o+* 
Somme  de  ce  chapitre 12567*1 

MONCEAUX. 

i3  mars  : à Henry  Dudain,  maçon,  pour  les  ouvrages 
et  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Monceaux  en  1700.  . . . 172**  10’ 

A Martin  Foret,  charpentier,  pour  ses  ouvrages  de 

charpenterie  aud.  Monceaux 52ttio’ 

A Simon  Bega,  couvreur,  pour  ouvrages  à la  halle 
dudit  château Go**  | 


i3  mars- 28  aoust  : à luy,  pour  l'entretien  des  cou- 
vertures dudit  château,  pendant  les  six  derniers  mois 


1700  et  les  six  premiers  1701  (2  p.) 35o** 

i3  mars  : à Jean  Legendre,  menuisier,  pour  ouvrages 
et  réparations  qu’il  a fait  audit  château.. ....  3â**  18’ 


A Nicolas  Gavelle,  serrurier,  pour  les  ouvrages  et 
réparations  de  serrurerie  qu’il  a faits  audit  château.  . . 

• • 1 7**  8S 

1 3 mars  - 28  aoust  : à luy,  pour  l’entretien  des  ouvrages 
de  serrurerie  audit  château  pendant  les  six  derniers  mois 


1700  et  les  six  premiers  1701  (2  p.) 120** 

i3  mars  : à Champagne,  vitrier,  pour  ses  ouvrages  de 

vitrerie — 1 1 6* 

A Pierre  Ducuesne,  jardinier,  pour  ses  ouvrages  au 
jardin  dudit  château 8** 

Somme  de  ce  chapitre 83o*t  a" 


COUVENT  DES  ANNONCIADES  DE  MEULAN. 

2 3 janvier  : à la  veuve  d’ANTOiNE  Leleau  et  à Simon 
Thomain,  menuisiers,  parfait  payement  de  108/16** 
5“  iod,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’ils 
ont  faits  audit  couvent  de  i68â  à 1688.  1/1 A6**  5*  iod 

JARDIN  DU  ROY  À TOULON. 

19  juin  : à Honnoré  Bertaude,  jardinier  â Toulon, 
pour  les  réparations  qu’il  a fait  faire  aux  bâlimens  et 
canaux  de  la  conduite  des  eaux  dudit  jardin  en  1700  et 
1701  ...  100** 

FONDS  LIBELLEZ. 

2 janvier  1 70 1 : à M.  Tarchevesque  de  Rouen,  pour  une 
année,  écheue  le  3o  décembre  1700,  du  loyer  de  deux 
maisons  sçizes  rue  Vivien,  à Paris,  à luy  apartenantes, 

occupées  par  la  Bibliothèque  du  Roy 5ooo** 

Au  sr Deville,  sçavoir  : 6000**  par  gratification,  en  con- 
sidération du  soin  qu’il  a pris  de  la  Machine  de  la  rivière 
de  Seyne  pendant  1700,  et  6000**  de  pension  extraor- 
dinaire que  S.  M.  luy  a accordée  pendant  idem.  12000** 
A Jean  Massagati  et  Palmarin  Palmarini,  anciens  gon- 
dollicrs  vénitiens,  par  gratification,  en  considération  des 
services  qu’ils  ont  rendus  sur  le  Canal  de  Versailles  pen- 
dant 1700 800** 

Au  sr  Soulaigre  , concierge  du  vieux  château  de  Saint- 
Germain-en-Laye , pour  son  remboursement  des  dépenses 
qu’il  a fait  pour  faire  nettoyer  les  apat'temens  et  cours 
dudit  château  pendant  1700 Aoo** 
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Au  s*  curé  de  Marly,  sçavoir  ; 2ioN  pour  la  nonjouis- 
sance,  pendant  l’année  1700  , de  75  arpens  de  pré  com- 
pris dans  le  fonds  de  Marly,  et  55  pour  la  non- 
jouissance  , pendant  ladite  année , de  la  dixme  des  terres 
labourables  de  ladite  cure , que  le  Roy  a fait  planter  en 
bois,  compris  la  dixme  du  troupeau  du  Trou  d’Enfer.  . 

68P5* 

Au  sr  Morlet,  par  gratification,  en  considération  du 
soin  qu’il  a pris  des  plants  d’arbres  des  jardins  et  avenues 
des  Maisons  Royalles  pendant  l’année  1700.  . . 2000tt 
Au  sr  Ballon  fils , par  gratification  pour  l’année  der- 
nière 1700,  en  considération  des  services  que  feu  son 
père  a rendus  dans  les  jardins  et  avenues  des  Maisons 

Royalles iooott 

A la  veuve  du  sr  Jourdan,  cy-devant  inspecteur  dans 
les  bâtimens  et  jardins  du  cbàleau  de  Versailles,  pour  la 
pension  que  le  Roy  luy  a accordée  pendant  1700,  en 
considération  des  services  que  ledit  deffunt  a rendus  en 

ladite  qualité 3oott 

Au  prieur  curé  de  Groissy-la-Garenne  prèz  Saint- 
Germain-en-Laye , pour  son  indemnité,  pendant  l’année 
1700,  de  la  nonjouissance  des  dixmes  sur  les  termes  ac- 
quises au  nom  de  S.  M.  dans  ladite  paroisse 37 

Au  nommé  Chatillon,  jardinier  de  l’orangerie  du 
château  de  Fontainebleau,  par  gratification , en  considé- 
ration du  soin  qu’il  a eu  des  orangers  de  S.  M.  pendant 

1 700 . . 4oott 

G février  : au  sr  Gobert,  cy-devant  intendant  des  Bâ- 
timens, pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée  pen- 
dant la  présente  année  pour  luy  donner  moyen  de  sub- 
sister avec  sa  famille i5oott 

A la  veuve  Vieuxpont,  jardinier  du  jardin  potager  du 
château  de  Fontainebleau,  iooott  que  le  Roy  luy  accorde 
par  gratification,  une  fois  payée  seulement,  pour  aucune- 
ment la  dédommager  des  augmentations  et  réparations 
que  ses  pères  ont  fait  à la  maison  qu’elle  occupe  audit 
potager,  au  moyen  de  quoy  ladite  maison  apartient  à 

S.  M.  en  pleine  proprielté iooott 

20  février  r aux  principal,  procureur  et  boursiers  du 
collège  de  Cambray,  pour  le  dédommagement,  pendant 
l’année  dernière  1700,  de  leurs  bâtimens  qui  ont  esté 
démolis  par  or  dre  du  Roy  pour  la  construction  du  Col- 
lège de  France . ... 1 i8ott 

5 juin  : à M.  Le  Camus,  seigneur  de  Saint-Mandé, 
pour  son  payement  tant  du  fonds  et  nonjouissance  des 
terres,  prez  et  autres  hérittages,  droits  de  lots  et  ventes 
et  d’indemnité  à luy  aparlenans,  occupez  par  le  grand 
Cours  qui  conduit  de  l’Arc-de-triomphe  à Vincennes,  par 
l’avenue  qui  conduit  de  Picpus  à la  ménagerie  de  Vin- 


cennes, et  par  la  grande  avenue  qui  conduit  de  Paris  à 
Saint-Maur,  passant  par  la  nouvelle  enceinte  plantée  en 
1662,  que  des  droits  de  lots  et  ventes  et  d’indemnité 
d’iceux,  apartenans  audit  sr  Le  Camus,  pour  les  hérittages 
qui  ont  esté  remboursez  et  ceux  qui  restent  à rembourser 
à plusieurs  particuliers , occupez  par  lesd.  Cours  et  avenues 
qui  luy  sont  censuels  à cause  de  sadile  terre  et  seigneurie 

de  Saint-Mandé 882  8tt  2 5 hd 

26  juin  : aux  officiers  de  Fontainebleau  cy-après  nom- 
mez, par  gratification,  en  considération  du  bon  état  de 
leurs  entretiens  pendant  1700,  sçavoir  : 

A de  Bray,  ayant  l’entretien  de  la  moitié  du  grand 

parterre - 3oott 

A Gaspard  Quinteau  de  RiciiemoNt,  ayant  l’autre  moi- 
tié   3oott 

A Varin,  ayant  celuv  des  arbres  fruictiers 2 00ti 

A luy,  en  considération  de  l’augmentation  de  son  en- 
tretien  12  0tt 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  celuy  du  jardin  de  l’Étang 

. . ~ i5ott 

A Nivelon,  ayant  celuy  du  jardin  du  Mail.  . . . ioott 

A Voltigeant,  ayant  celuy  des  balteaux i5ott 

À Couturier,  ayant  celuy  des  fontaines 2 00*t 

A la  veuve Besnard,  conciergede  l’hôtel d’Âlbret.  i5ott 

A Thierry,  concierge  de  la  Ménagerie 6oH 

A Dervaux,  idem  de  la  cour  du  Cheval  blanc.  . ioott 
A Toulet,  idem  de  la  Surintendance  des  finances.  . . . 

200tt 

A la  veuve  Lasalle,  idem  de  la  Surintendance  des 

bâtimens 200+t 

A Louis  Desbouts,  ayant  l’entretien  de  la  plus  grande 

partie  du  parc âoo^ 

A Pion,  ayant  la  nourriture  des  cignes  et  carpes  du 

canal  et  des  étangs ioott 

Total 2780^ 

10  juillet  : au  sr  Marigner,  par  gratification,  en  con 
sidération  du  travail  extraordinaire  qu’il  a fait  pour  la 
vérification  et  le  payement  des  vieilles  debtes  des  bâti- 
mens des  Maisons  Royalles 3ooott 

Aux  preslres  de  la  Mission  establis  à Fontainebleau , 
pour  leur  subsistance  et  enlretennement  pendant  les  six 

premiers  mois  1 70 1 Sooo^ 

28  novembre  : à la  veuve  du  sr  Manessier,  trésorier 
général  des  Bâtimens,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a. 
accordée  et  à ses  filles  pendant  la  présente  année.  6oott 
19  décembre  : à Dominico  Cucci,  ébéniste  et  fondeur,: 
par  gratification  pendant  la  présente  année.  . . ...  3oati 
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Au  sr  Desgodets,  architecte,  pour  ses  apoiutemeus  en 

lad.  qualité  pendant  la  présente  année 2000** 

Au  sr  Bailly,  peintre,  ayant  la  garde  des  tableaux  du 
Roy,  pour  ses  apointemens  pendant  la  présente  année.  . 
i5oo*+ 

20  décembre  : au  sr  Arnoult,  3oo*+,  sçavoir  : 95o+*  pour 

une  autruche  et  5o*+  pour  un  porc-épic  qu’il  a livré 
pour  le  service  du  Roy  à la  Ménagerie,  de  l’envoi  du 
sr  Mosnier,  d’Aix  en  Provence 3oo*+ 

A M.  Portail,  seigneur  de  Ghatou,  8ooo**,  pour,  avec 
1 88oo+*  cy-devant  ordonnez,  faire  26800*+  à compte  de 
37765^  7*  6d  qui  luy  sont  dus  pour  plusieurs  terres, 
pâtures  et  autres  héritages  sçituez  sur  le  terroir  de 
Chatou,  qui  sont  occupez  depuis  l’année  1666  par  les 
avenues  du  château  de  Saint- Germain-en-Laye  et  par  la 

garenne  de  Vézinet 8ooo*+ 

92  décembre  : au  sr  Desgots,  par  gratification  du  ser- 
vice qu’il  a rendu  dans  les  Bâtimens  pendant  les  trois 
derniers  mois  de  l’année  1700  et  l’année  entière  1701  . 

2600** 

Au  sr  Dufresny  de  Rivière,  l’un  des  dessinateurs  des 
jardins  de  S.  M.,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité  pendant 

l’année  écheue  le  21  septembre  dernier 1200*+ 

7 janvier  1702  : aux  preslres  de  la  Mission  de  Fon- 
tainebleau, pour  leur  subsistance  et  enlretennement  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1701 3ooo*+ 

Somme  de  ce  chapitre  ....  63697++  7*  4d 

REMBOURSEMENS  D’HÉRITAGES. 

21  décembre  1700  : à Jean  Piltet,  jardinier,  pour 

les  dégâts  et  nonjouissances  causées  par  la  construction 
des  murs  de  clôture  du  nouveau  parc  de  Marly  pendant 
l’année  1700,  sur  les  terres,  jardin  et  marais  qui  luy 
apartiennent  au  lieu  appelle  Remué,  sçitué  dans  la  par- 
roisse  de  Noisv,  suivant  l’estât  et  estimation  qui  en  a 
esté  faite 208+*  6S 

23  janvier  1701  : à M.  Portail,  Conseiller  du  Roy  en 
sa  Cour  de  Parlement,  seigneur  de  Chatou,  18800+*  à 
compte  de  37765*+  7*  6d,  deus  par  S.  M.  pour  plusieurs 
terres,  pâtures  et  autres  héritages  sçituez  sur  le  terroir 
de  Chatou,  aux  chantiers  des  Pomerets,  Notre-Dame  lez 
Garennes,  les  anciennes  pâtures  des  Cormiers,  prises  par 
S.  M.  en  1666  pour  faire  des  avenues  au  château  de 
Saint-Germain-en-Laye  et  augmenter  la  garenne  du  Vé- 
zinet que  S.  M.  a fait  planter  en  1666,  ensemble  pour 
les  droits  de  lots  et  ventes  et  droits  d’indemnité  deus  par 
S.  M.  au  sr  Portail  à cause  de  1 2 1 arpens  pris  par  S.  M. 
en  lad.  année  pour  le  même  sujet  à plusieurs  particuliers 
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dans  led.  terroir  de  Chatou,  relevant  de  lad.  seigneurie 
dud.  sr  Portail  , et  pour  les  nonjouissances  de  partie  desd. 
terres  pendant  2 3 années  à commencer  du  1 "janvier  1667 
jusques  et  compris  le  dernier  décembre  1699..  18800** 
A M.  le  marquis  de  Vaires,  cy-devant  propriétaire  de 
la  terre,  fief  et  seigneurie  de  Chaumont,  dit  la  Tour  au 
Bègue,  4700**,  à compte  de  celle  de  i4i44**  qui  luy 
est  due  par  S.  M.  pour  les  droits  de  fief  sur  182  arpens 
89  perches  1/2  de  bois  taillis  acquis  par  S.  M.  dans  le 
buisson  de  Verrières,  terroir  du  Plessis-Picquet , du  sr  Le 
Vasseur,  seigneur  du  Plessis-Raoul,  dit  Piquet,  et  Élisa- 
beth Basin,  son  épouse,  relevans  en  plain  fief  de  lad. 
terre  de  Chaumont,  dîtte  la  Tour  au  Bègue.  . . 4700** 
i3  mars  : à divers  particuliers,  pour  les  dégâts  et 
nonjouissances  causez  par  la  construction  des  murs  du 
nouveau  parc  de  Marly,  par  les  routtes  faites  dans  led. 
parc  et  par  les  chasses,  pendant  l’année  dernière  1700, 
sur  les  terres,  prez,  châleigneraies  et  autres  hérittages, 
sçituez  dans  les  terroirs  de  Saint-Nom,  Noisy,  Bailly  et 

Roquencourt 2527++i4’3d 

A d’autres  particuliers,  pour  leur  parfait  rembourse- 
ment tant  du  fonds  que  de  la  nonjouissance  pendant 
dix  années  des  terres,  vignes,  châteignerayes  et  autres 
hérittages  occupez  tant  par  les  avenues  que  le  Roy  a fait 
planter  aux  cotez  de  l’abreuvoir  de  Marly  et  par  les  che- 
mins faits  dans  la  châteigneraye  que  par  la  grande  grille 

de  Marly 84o8*+  1 9’  iod 

A d’autres  particuliers,  pour  leur  remboursement  lant 
du  fonds  quô  de  la  nonjouissance  et  droits  d’indemnité 
des  terres,  prez,  bois,  vignes,  châteignerayes  et  autres 
héritages  sçituez  sur  le  terroir  de  Marly,  l’étang  du 
Trou  d’Enfer,  Saint-Nom,  Noisy,  Bailly  et  Roquencourt, 
lesquels  sont  compris  dans  le  nouveau  parc  de  Marly..  . 

28004**  1 5S  3d 

7 aoust  : à M.  l’évesque  de  Chartres,  à compte  de 
61 4g*+  i2s  qui  luy  sont  dus  pour  la  nonjouissance,  pen- 
dant sept  années  finies  en  1700,  des  prez  qui  luy  apar- 
tiennent à cause  de  sa  terre  de  Pontgoin,  lesquels  sont 

compris  dans  l’inondation  de  l’étang  de  Boizard 

444g**  17’  4d 

Au  séminaire  de  Chartres,  à compte  de  3o5o+*  dus 
pour  le  fonds  et  nonjouissance  des  terres  et  prez  apar- 
tenans  aud.  séminaire,  à cause  de  leur  ferme  de  Hatton- 
ville,  sçize  dans  la  parroisse  de  Courville , occupez  par 
le  lit  de  la  rivière  faite  pour  conduire  les  eaux  de  la  ri- 
vière d’Eure  à Versailles  en  i685 1016**  i3’4d 

A Madame  de  Bue,  à compte  de  la  somme  de 
742.45**  i2s  4d  qui  luy  est  due  pour  le  fonds  et  les  non- 
jouissances  des  moulins  de  Launay  et  du  Val,  à elle  ap- 
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partenans,  occupez  par  une  machine  faite  par  ordre  de 
S.  M.  en  1668  pour  eslever  les  eaux  de  la  rivière  de 
Biesvre,  dite  des  Gobelins,  et  les  conduire  à Versailles, 
les  dégâts  et  les  nonjouissances  des  terres  et  prez  occu- 
pez par  une  rigolle  faite  dans  le  fonds  de  Bùc  pour  con- 
duire les  eaux  de  l’étang  du  Val  au  moulin  de  Launay, 
les  nonjouissances  des  prez  inondez  par  le  rehaussement 
de  la  chaussée  dud.  étang  du  Val,  les  fonds  et  nonjouis- 
sances des  bois  fouillez  et  occupez  par  la  grande  rigolle 
faite  pour  conduire  les  eaux  de  l’étang  de  Trapes  à Ver- 
sailles, des  bois  occupez  par  quatre  grands  moulins  faits 
pour  eslever  les  eaux  de  lad.  rivière  de  Biesvre  et  par 
les  rouîtes  faites  pour  la  comodité  de  la  chasse , le  fonds 
et  nonjouissance  des  terres  sçituées  dans  la  plaine  de 
Satory,  que  S.  M.  a fait  enclore  dans  son  parc  de  Ver- 
sailles, et  le  fonds  et  nonjouissances  et  prez  occupez  par 
les  travaux  du  grand  pont  de  Bue  et  par  l’aqueduc  du 
Trou  Salé,  ainsi  qu’il  est  plus  au  long  expliqué  par  l’état 

desdits  remboursemens 1 * 21748++ îo’q'1 

ai  septembre  : à divers  particuliers,  pour  leur  rem- 
boursement des  terres,  prez,  vignes  et  maisons  et  autres 
hériltages  à eux  apparlenans,  sçituez  sur  la  parroisse  de 
Lucienne  au  chantier  de  l’Epine,  occupez  par  l’enclos  du 

parc  de  Marly 1I02+I  ios 

A Georges  Cebron,  ayant  les  droits  cédez  d’ÉusABETH 
Ancel,  veuve  de  Jean  Berger,  pour  son  remboursement 
tant  du  fonds  que  des  nonjouissances  d’une  place  sçize 
à Fontainebleau,  rue  de  l’Abreuvoir,  apartenant  aud. 
s1'  Cebron  , occupée  par  l’aqueduc  qui  conduit  les  eaux 
des  fontaines  et  dos  rues  dud.  Fontainebleau  dans  l’abreu- 
voir dud.  lieu ioo*+ 

12  février  1702  : à M.  Portail,  seigneur  de  Chatou, 
pour  le  payement  de  28800*+  à compte  de  37775*1  7“6d 
qui  luy  sont  dus  pour  plusieurs  terres,  pastures  et  autres 
héritages  sçituez  sur  le  terroir  de  Chatou,  qui  sont 
occupez  depuis  1666  parles  avenues  du  château  cleSaint- 
Germain-en-Laye  et  par  la  garenne  de  Vézinet.  2000*1 
Somme  de  ce  chapitre  ....  96667*1  63  9d 

JARDINS  ET  PÉPINIÈRES 

DES  MAISONS  ROYALLES. 


Arbustes  et  plants. 

27  février  : à Germain  Chédeville,  pour  les  arbres  frui- 

1  En  marge  de  cet  article  se  lit  cette  note  : Cet  article  est 

nul..  Madame  de  Bue  aiant  été  payée  en  un  seul  payement  par 

fonds  libellé  en  rentes  sur  la  Ville  le  27  aoust  1702  (fol.  197). 


tiers  qu’il  a fournis  pour  les  jardins  des  Maisons 

Royalles 127ns1 

27  mars  : à Boisselet,  jardinier,  pour  avoir  levé  en 
motte  3o5  ormes  dans  le  parc  de  Chaville,  les  avoir  re- 
plantez en  pépinière  et  armez  d’épines 260*1 

2 janvier  : à La  Croix,  parfait  payement  de  1299H 
iis8d,  à quoy  montent  les  maronniers  d’Inde  qu’il  a 
fournis  pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles  pendant 

1700 699!*  1 15  8d 

A Des  vaux,  pour  1179  maronniers  d’Inde  qu’il  a 

fournis 7 5 5+1 

A Boisselet,  pour  100  petits  maronniers 102*1 

16  janvier  : Jardins;  pour  900  petits  maronniers 

fournis  pour  les  jardins  de  Versailles..  . 120*1 

27  mars  : à Seclin  et  René,  jardiniers,  pour  avoir  levé 
en  motte  io3  gros  maronniers  au  jardin  des  Tuilieries, 

et  les  avoir  plantez  en  motte 5 1 51+ 

8 may-17  juillet:  à Laforest,  jardinier,  parfait  paye- 
ment de  3633+t  i6s  9e1,  à quoy  montent  les  plantes  vi- 
vasses  qu’il  a fournies  pour  les  jardins  des  Maisons 

Royalles  (6p.) 2533*+  165  gd 

i3  novembre  : à luy,  à compte  desd.  plantes..  Aoo+* 
16  janvier- 8 may  : à Germain  Paris,  jardinier,  par- 
fait payement  de  33o3+*  ios,  à quoy  montent  les  grands 
ormes  et  la  grande  charmille  qu’il  a levez  en  motte  et 

voiturez  au  jardin  de  Meudon  (6p.) 3oo3+*  10' 

2 janvier- 5 juin  : à luy,  parfait  payement  de  4592*+, 
à quoy  monte  la  charmille  qu’il  a levée  en  motte  dans 
les  forests  de  Lions  et  de  Dreux  pour  planter  en  pépi- 
nière à Versailles  (6  p.) 3692*1 

2 janvier- 27  mars  : à Blanchet,  jardinier,  parfait 
payement  de  602!+*  1 85,  à quoy  montent  la  charmille, 
les  ormes  et  les  spées  de  chesne  qu’il  a levez  en  motte  et 
voiturez  à Marly  (6p.) . . 482 AU  1 8S 

1 0 avril  : à luy,  pour  les  spées  de  charmille  et  des 

ormes  qu’il  a levez  en  mottes  et  voiturez  au  jardin  de 
Versailles  et  au  Cours  la  Reyne.  . 712II105 

27  novembre  : à luy,  sur  les  spées  de  bois  blancs  et 
d’ormes  qu’il  a levez  en  motte  et  qu’il  voiture  à 
Marly.  . ... . 3oo++ 

2 janvier- 8 may  : à Dolot,  jardinier,  parfait  paye- 

ment de  32669*1  i5s  6d  à quoy  montent  la  grande  char- 
mille et  les  grands  ormes  qu’il  a levez  en  motte  et  voitu- 
rez au  jardin  de  Trianon  (10  p.) 26369++  i5‘  6d 

5 juin-3i  juillet  : à luy,  pour  l’entretien  delà  fer- 
meture d’échalas  de  dix  remises  à gibier  du  grand  parc 
de  Versailles  et  de  la  pépinière  du  Merizier  pendant  les 
six  derniers  mois  1700  et  les  six  premiers  1701  (2  p.)  . 
5oo+* 
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19  juin  : à luy,  pour  3oo  toises  de  treillages  d’écha- 
lals  qu’il  a faits  de  neuf  au  pourtour  desd.  remises,  qui 

ont  été  ruinées  par  les  vents  du  a février 37 5^ 

37  novembre  : à luy,  sur  les  spées  de  grande  char- 
mille et  des  grands  ormes  qu’il  lève  en  motte  et  qu’il 

voiture  au  jardin  de  Trianon 4 00** 

a janvier- 5 juin  : à Remy  Janson,  jardinier,  parfait 
payement  de  6697**,  à quoy  montent  les  arbres  qu’il  a 
levez  en  motte,  les  terres  qu’il  a labourées  et  la  char- 
mille qu’il  a plantée  en  pépinière  (9p.) 6797** 

19  juin- 1 7 juillet  : à luy,  pour  le  premier  labour 
qu’il  a fait  aux  arbres  des  avenues  des  Maisons  Royalles 

et  aux  pépinières  de  Versailles  (3  p.) i4g4**  83  8d 

3i  juillet-a  octobre:  à luy,  pour  le  deuxième  labour 

(5  p.) 1 A95++  53  5d 

a octobre  - i3  novembre  : à luy,  pour  le  troisième  la- 
bour (4  p.) 866*+  43  S1 

a janvier  : à Rigollet,  jardinier,  parfait  payement  de 
17/18**  103,  à quoy  montent  les  fournitures  de  gland 
qu’il  a fait  en  1700  pour  planter  en  pépinière  à Ver- 
sailles  548**  1 o‘ 

37  février  - 37  mars  : à luy,  sur  les  spées  de  charmille 
qu’il  lève  en  motte  dans  la  forest  de  Saint- Germain , 
qu’il  voiture  et  qu’il  plante  au  jardin  des  Thuilleries 

(3  p.) 3900** 

Somme  de  ce  chapitre 58691**  183  5d 

FLEURS. 

a 4 avril  : au  sr  Dadolle,  marchand  épicier,  parfait 
payement  de  6g5**  53  4d,  à quoy  montent  les  oignons  de 
fleurs  do  Provence  qu’il  a fournis  pour  la  pépinière  du 

Roulle 3g5*t  5S  4d 

a janvier  : au  sr  Vernier,  parfait  payement  de 
a636*+  9"  8d,  à quoy  montent  les  oignons  de  fleurs  qu’il 
a fournis  pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles.  336*+  gs  8d 
16  octobre- 37  novembre  : à luy,  pour  les  oignons  de 

fleurs  qu’il  a fournis  (4p.) 938**  103 

37  mars- 10  avril  : à Reslard,  jardinier,  pour  les 
arbres  à fleurs  qu’il  a fournis  pour  les  jardins  des  Mai- 
sons Royalles  ( a p.) 679*+  1 6* 

5 juin  : à la  veuve  Descruchets,  pour  les  plantes  vi- 
vasses  qu’elle  a fournies  pour  les  jardins  des  Maisons 

Royalles 1771* 

A Foucroy,  jardinier  fleuriste,  pour  îaoo  gros  pieds 
d’œillets  qu’il  a fournis  pour  le  jardin  de  Marly.  180** 
16  octobre  : à Chevallier,  jardinier  fleuriste,  pour 
les  oignons  de  fleurs  qu’il  a fournis  pour  les  jardins  des 


Maisons  Royalles 2 5o** 

Somme  de  ce  chapitre a 84 a**  1 3 


TERRASSES,  FUMIERS  ET  VOITURES. 

16  janvier- 19  juin  : à Henri  Butteau,  dit  Bourgui- 
gnon, parfait  payement  de  693**,  à quoy  monte  le  grand 
fumier  qu’il  a fourni  pour  les  pépinières  de  Versailles 


(3  P-) 493** 

3o  janvier  : hRegempied,  parfait  payement  de  46g**  9’, 
à quoy  montent  les  terres  d’égout  qu’il  a portez  dans 
les  carrez  de  la  pépinière  du  Roulle  en  1700.  . . 39**  g3 


13  février- 39  novembre  : à luy,  pour  les  terres 

d’égout  qu’il  a livrées  à ladite  pépinière  (îa  p.) 

1 1 65**  63  3d 

14  aoust-a7  novembre  : à Havart,  voiturier  par 
terre,  pour  le  grand  fumier  qu’il  a fourni  à la  pépinière 


du  Roulle  (4  p.) 45 1*+ 

Somme  de  ce  chapitre aï 38**  i53  3d 


MANEQUINS. 

16  janvier  : à Cordelette,  vannier,  parfait  payement 
de  609**  pour  les  manequins  d’osier  qu’il  a fournis  à la 

pépinière  du  Roulle  en  1700 209** 

a 8 aoust  : à Hoùarré,  vannier,  sur  les  manequins  qu’il 

fournit  pour  lad.  pépinière a 00** 

16  janvier  : à Malherbe,  vannier,  parfait  payement 
de  1688**,  à quoy  montent  les  mânes  d’osier  qu’il  a fourni 

pour  les  pépinières  de  Versailles  en  1700 388** 

10  avril -3o  octobre  : à luy,  sur  les  mânes  d’osier 

qu’il  fournit  (3p.) 497**  *43 

2 janvier  : à Hendrecy,  vannier,  parfait  payement  de 
327**  1 2%  à quoy  montent  les  mânes  d’osier  qu’il  a fourni 

à la  pépinière  du  Roulle  en  1700 1 7 7++  123 

19  juin -3  juillet  : à luy,  à compte  des  mânes  d’osier 

qu’il  fournit  (a  p.) 346**  83 

Somme  de  ce  chapitre 1818**  45 

OUVRIERS  DES  PEPINIERES. 

2 janvier -27  novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée,  à la  pépinière  du  Roule  depuis  le 
2 décembre  1700  jusqu’au  îa  novembre  1701  (a4p.). 

466g**  i33  6d 

2 janvier- 27  novembre  : à ceux  qui  ont  veillé  à la 
conservation  des  plants  d’arbres  des  avenues,  pépinières 
et  parcs  de  Versailles  depuis  le  3 décembre  1700  jus^ 

qu’au  ta  novembre  1701  (24  p.) 1 4 57**  i5* 

3-16  janvier  : à ceux  qui  ont  enterré  de  la  charmille, 
venue  de  la  forest  de  Lions,  pour  planter  en  pépinière 

(2  p.) 611+I  53  8d 

a janvier  - 5 juin  : à ceux  qui  ont  voituré  des  oignons 
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de  fleurs,  des  arbres  verds  el  des  plantes  vivasses  dans 
les  jardins  des  Maisons  Royalles  (3  p.).  . . i 34o8**  ios 

3 o janvier  - 1 3 mars  : à ceux  qui  ont  élagué  des  ormes 
dans  les  carrés  du  petit  parc,  dans  les  avenues  du  parc 
de  Versailles,  et  les  arbres  du  jardin  desThuilleries  (4  p.) 
8a7tt  i7s  4d 

a7  février- 8 may  : à ceux  qui  ont  relevé  les  arbres 
que  les  vents  ont  abattis  dans  les  avenues  du  parc  de 
Versailles  et  dans  le  parc  de  Chaville  (4  p.).  iiiitt  75  6d 

1 o-a4  avril  : à ceux  qui  ont  semé  des  marons  d’Inde 

et  des  châtaignes  en  pépinière  le  long  du  mur  dans  le 
parc  de  Versailles,  entre  Saint-Antoine  et  Roquancourt 
(2p.) 4a4*t  i6s  sd 

8-22  may  : à ceux  qui  ont  fourni  des  géroflées 
doubles  pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles  (2  p.). . . 
384att  a3 

22  mny-27  novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux 
pépinières  de  Versailles  (A  p.) 959**  to3 

5 juin- 16  octobre  : à ceux  qui  ont  saclé  la  graine 
d’ormille  et  le  gland  semés  en  pépinière,  et  arrosé  la 
charmille  (8  p.) i7o4**73 

28  aoust-18  septembre  : à ceux  qui  ont  marqué  les 
spées  de  charmille  pour  planter  à Trianon  (2  p.  ) i37**  t63 
Somme  de  ce  chapitre  ...  i9i75**o3  2'1 

MAÇONNERIE. 

2 janvier  : à Annet  Lamoüreux,  maçon,  parfait  paye- 
ment de  i2s  8d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 

maçonnerie  qu’il  a faits  sur  le  gros  mur  de  la  hutte 
Montboron  en  i7oo 219**  123  8d 

COUVERTURE. 

2 janvier  : à Gilles  Charuel,  couvreur,  pour  les  ou- 
vrages de  couverture  qu’il  a faits  à la  ménagerie  de  Ma- 
dame la  duchesse  de  Bourbon,  en  i7oo.  . 294**  165  4d 

menuiserie. 

2 4 avril  : à Béguin,  menuisier,  pour  les  caisse^  qu’il 
a fournies  pour  les  orangers  de  la  pépinière  du  Roulie. 
1 88*+  1 o‘ 

SERRURERIE. 

i7  juillet  : à Marc  Bouvrins,  serrurier,  pour  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a faits  à lad.  pépinière.  36*+  5“ 

DIVERSES  DÉPENSES. 

a janvier  : à Louis  Bailly  et  Dominique  Desciiamps, 
pour  le  loyer  de  1 1 arpens,  p7  perches  de  terres  que  le 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


Roy  a fait  planter  en  pépinière  proche  la  porte  Saint- 

Antoine,  à Versailles. . 45i*+  i is 

i3  février  : à Musart,  fontainier,  pour  avoir  ôté  l’eau 
sur  le  gros  mur  de  la  butte  Montboron,  par  deux  diffé- 

rentes  fois..  . „ 60*+ 

19  juin -3  juillet:  à Duchemin,  chaudronnier,  pour  les 
arrosoirs  de  cuivre  qu’il  a faits  pour  la  pépinière  du 

Roulie  (2  p.) AuB11  8’ 

i7  juillet  : au  sr  Gauvé,  maître  du  coche  d’Auxerre, 
pour  la  voiture  par  eau,  du  port  Saint-Paul  à celuy  de 
Valvin,  de  180  arbres  verds  pour  le  parterre  de  Fon- 
tainebleau   108** 

Somme  de  ce  chapitre . to47*+  19-" 

CHÂTEAU  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 


MAÇONNERIE. 

16  janvier-27  novembre  : à Jacques  Barbier,  entre- 
preneur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a 
faits  en  la  dépendance  des  châteaux  de  Sainl-Germain- 

en-Laye  en  1699,  i7oo  et  i7oi.(a3  p. ) 8500*+ 

qo  février  : à Pierre  Thévenot,  Pierre  Le  Maistre  et 
Gérard  Marcou,  entrepreneurs,  à compte  des  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  au  château  de  Saint-Ger- 

main-en-Laye  en  1682  et  1 683 69000** 

3i  juillet  : à Jean  Beauté,  tailleur  de  pierre,  pour  six 
bancs  do  pierre  de  La  Chaussée  el  de  Montesson,  qu’il  a 
faits  et  posez  au  devant  de  la  terrasse  du  boulingrin  du 

château  neuf  de  Saint-Germain 180** 

2-1  G octobre  : ù luy,  à compte  des  bancs  qu’il  pose 
j dans  le  parterre  du  château  de  Saint-Germain  (2  p.)  - . 

2 9 0** 

Somme  de  ce  chapitre 77900** 

CHARPENTERIE. 

i3  février- a7  novembre  : à Jean-Jacques  Aubert, 
charpentier,  sur  les  ouvrages  et  réparations  de  charpen- 
terie qu’il  fait  au  château  de  Saint-Germain-en-Laye  et 

dépendances  (11  p.) 2200** 

19  juin  : à luy,  pour  les  poteaux  qu’il  a fournis  pour 
tendre  les  tapisseries  à la  Feste-Dieu  dernière.  . 200** 
Somme  de  ce  chapitre a 4 5 0 ** 

COUVERTURE. 

i3  mars- 3i  juillet  : à Simon  Deschamps,  couvreur» 
sur  la  couverture  d’ardoise  qu’il  rétablit  au  château  et 
autres  bâtiments  de  Saint-Germain-en-Laye  (7  p.).  . . 
i35oH 

48 
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3 o janvier -8  may  : à Nicolas  Yvon,  couvreur  en 
chaume,  à compte  de  la  couverture  qu’il  a fait  de  neuf 


aux  glacières  de  Saint-Germain  (3p.) 34ott 

Somme  de  ce  chapitre 1690^ 

MENUISERIE. 


16  janvier- 27  novembre  : à Michel  Dubois,  menui- 
sier, sur  les  ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il 
a laits  en  la  dépendance  des  châteaux  de  Saint-Ger- 

main-en  Laye  (16  p.) 1960^ 

19  juin  : à Laurens  David,  menuisier,  pour  huit  par- 
quets qu’il  a livrez  pour  rétablir  le  parquet  du  château 

du  Val âott 

i3  novembre  : au  nommé  Biesse,  pour  menus  ou- 

vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  aud.  château  de  Saint- 

Germain 44tt 

Somme  de  ce  chapitre 2o44tt 

serrurerie. 

3o  janvier- 27  novembre  : à .Joseph  Rouillé,  serru- 
rier, à compte  des  ouvrages  et  réparations  de  serrurerie 
qu’il  a faits  au  château  de  Saint-Germain-en-Laye  et 

dépendances  (12  p.) i/ioott 

VITRERIE. 

J 6 janvier- 1 3 novembre  : à Claude  Gosset,  vitrier, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits 
en  la  dépendance  des  châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye 
depuis  le  mois  de  décembre  1700  jusqu’au  mois  d’oc- 
tobre 1701  (11  p.) 1297'+  i5s  6d 

27  février  : à Jean  Desoiimeaux,  vitrier,  pour  ses  ou- 
vrages de  vitrerie  en  octobre  1699 i6tt  i3s  6d 

19  juin- 28  aoust  : à Jean-Baptiste  Fauconnier,  vi- 
trier, pour  les  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faites  au 
château  du  Val  (3p.) 172^  15 

Somme  de  ce  chapitre i486tt  ios 

peinture. 

iti  janvier- 5 juin  : à Louis  Poisson,  peintre,  pour  la 
peinture  et  dorure  qu’il  a fait  à l’oratoire  de  la  princesse 
d’ Angleterre , au  château  de  Saint-Germain-en-Laye  (2  p.) 

i3ott 

3 juillet-  16  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  pein- 


ture au  château  du  Val  (2  p.) itiott 

Somme  de  ce  chapitre 290^ 


PAVÉ. 

i3  février-  1 8 septembre  : à Gilles  Deziaux,  paveur, 
à compte  dos  réparations  de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dé- 


pendance du  château  de  Saint-Germain-en-Laye  (4  p.) 
âoo« 

CORDAGES. 

27  mars- 1 3 novembre  : à Estienne  Langlois,  cor- 

dier,  parfait  payement  de  4 i8tt  4S  8d,  à quoy  montent  les 
cordages , pelles,  seaux  et  clouds  qu’il  a fournis  au  maga- 
sin de  Saint-Germain-en-Laye  (3  p.) 268+*  4 5 8d 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

i3  février  : à Jean  Titreville,  terrassier,  pour  la 
bonne  terre  qu’il  a raporlée  de  la  terrasse  du  petit  parc 
de  Saint-Germain-en-Laye  dans  l’ancien  parterre,  pour 
y regarnir  les  ormes  et  la  charmille  morte. . . 8ott  1 7*  6d 

5 juin  : à Jacques  Bidard,  terrassier,  pour  les  terres 
et  immondices  qu’il  a transportés  dans  le  fossé  de  Saint- 
Germain-en-Laye li0  H 

3 juillet—  1 3 novembre  : à Gaucher  Le  Vieux,  jardi- 
nier, pour  le  labour  qu’il  a donné  aux  plants  du  boulin- 
grin du  château  neuf,  et  pour  avoir  arraché  dans  le  petit 
parc  2000  ormes  morts  et  nettoyé  l’abreuvoir  (5  p.).  . . 
120^ 

28  aoust:  à Guillaume  Dolot,  jardinier,  pour  4oo  trous 

qu’il  a faits  dans  les  carrez  du  petit  parc  de  Saint-Ger- 
main, et  autres  ouvrages  faits  en  1699 8ott 

18  septembre  : à Pasquier  Dufour,  pour  menus  ou- 
vrages de  terrasse 38^ 

27  mars  : à Jean  Tuomin,  jardinier,  pour  menus  ou- 
vrages de  terrasse  qu’il  a faits  dans  le  jardin  du  Val.  . . 
64tti65 

24  avril- 5 juin  : à Nicolas  Bellan,  jardinier,  pour 
les  perches  qu’il  a posées  aux  petits  ormes  du  boulingrin 
du  château  neuf  (4  p.) iC8tt  9“ 

27  février  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier,  parfait 
payement  de  20 18^  9*  8d,  à quoy  monte  le  plain  labour 
qu’il  a donné  aux  ormes  du  petit  parc  de  Saint-Germain 
en  1700 4i8tt  9*  8d 

5 juin-  17  juillet  : à luy,  à compte  dud.  labour  pen- 
dant la  présente  année  (3p.) 66ott 

19  juin  : à luy,  pour  la  clôture  de  treillage  qu’il  a 

fait  pour  enfermer  sa  melonnière  à côté  du  potager  du 
boulingrin 60tt 

16  janvier- 27  mars  : à Pierre  et  Guillaume  Motte, 
terrassiers,  sur  les  trous  qu’ils  ont  faits  dans  les  carrez 
du  petit  parc  du  château  de  Saint-Germain,  et  autres  ou- 
vrages (6p.) .* 125oH 

8 may-i4  aoust  : à Pierre  Motte,  pour  les  ornières 
qu’il  a remplies  et  les  régallemens  qu’il  a faits  au  petit 
parc  de  Saint-Germain  (4  p.) 2 2oti 
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i3  mars  : à François  Lavechef,  dit  du  Parc,  jardinier, 
pour  les  Irous  qu’il  a fait  faire  et  le  fumier  de  vache  qu’il 
a achepté  et  fourni  dans  le  verger  du  château  neuf  de 
Saint-Germain,  pour  amender  les  arbres  fruitiers  dud. 
jardinet  pour  en  renouveler  au  lieu  des  morts,  et  ce  pour 

la  présente  année 3 9 i5“ 

i3  mars-5  juin  : à Pierre  La  Rivière,  terrassier, 
parfait  payement  de  1689**  12“  4d,  à quoy  montent  les 
terres  et  sable  commun  qu’il  a raporlé  sur  les  allées 
du  nouveau  boulingrin  du  château  neuf  de  Saint-Ger- 
main (6  p.) 559tti2s  4d 

5 juin  : à luy,  parfait  payement  de  3 2 P i6s,  à quoy 
montent  les  trous  qu’il  a faits  et  remplis  de  bonnes 

terres.  . eâ**  163 

Somme  de  ce  chapitre h 1 7 7*+  1 5 3 6d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

16  janvier  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les 
2/16  cheminées  qu’il  a ramonnées  à Saint-Germain-en- 

Laye  et  dépendances  en  1700 86tt  2S 

i3  février- 1 3 novembre  : à Jean  Derociie,  compa- 
gnon plombier,  pour  le  mastic,  toillcs,  outils  et  autres 
fournitures  qu’il  a faites  au  magasin  de  Saint-Germain- 

en-Laye  en  1700  et  1701  (2  p.) 1 5 3+t  1 15 

i3  février- 3o  octobre  : à Jean  Gautier,  charbonnier, 
pour  3o  muids  de  charbon  qu’il  a livré  au  magasin  en 

1700  et  1701  (2  p.) to5tt 

27  février  : à Adrien  Mignot,  pour  trois  bayes  d’épines 
qu’il  a fait  au  devant  des  brèches  de  la  forest  de  Saint- 
Germain,  du  costéd’Hannemontet  de  Chambourcy,  pour 

empêcher  les  fauves  de  sortir  de  lad.  forest 3ott 

i3  mars- 22  may  : à Geoffroy  Godepain,  charon, 
pour  3o  bares  de  bois  de  fresne  et  d’ormes  et  autres  ou- 
vrages qu’il  a livrez  au  magasin  de  Saint-Germain  (2p.) 

6ott 

10  avril -8  may  : à la  veuve  Girard,  voiturière , pour 
les  journées  de  voilure  à quatre  chevaux  pour  voilurer  au 
boulingrin  du  château  neuf  de  Saint-Germain-en-Laye 
les  perches  qui  ont  esté  coupées  dans  la  forest  de  Marly 

(3  p.) Aoott 

10  avril  : à Claude  Le  Comte,  taillandier,  pour  les  ou- 
tils qu’il  a livrez  au  magasin  de  Saint-Germain-en-Laye 

pendant  1701  , , , 17**  173  8d 

2 A avril- 1 A aoust  : à René  Laflèche,  tourneur,  pour 
les  échelles,  barres  et  autres  menus  ouvrages  qu’il  a li- 
vrez au  magasin  (2p.) 55tt  5 3 

2 A avril  : à Jean  Bourgeois,  baucheron,  pour  les  fa- 
gots qu’il  a faits,  provenons  des  ormes  élaguez  dans  le 
petit  parc  de  Saint-Germain 75tt 


8 may  : à Guillaume  Créant,  pour  2 A bottes  d’osier 

qu’il  a livré  au  magasin 36** 

22  may  : à Jean  Ullot,  pour  9b  livres  de  lil  de  fer 

qu’il  a fourni  au  magasin £7**  io“ 

19  juin- 1 A aoust  : à Nicolas  Branche,  pour  avoir 
époudré  et  mis  en  couleur,  ciré  et  frotté  par  deux  fois 

tout  le  parquet  du  château  du  Val  (2p.) 66** 

3 juillet  : à Pierre  Varisse,  ramonneur,  pour  les  che- 
minées qu’il  a ramonnées  en  1701 5i**  9* 

1A  aoust  : à Pasquier  Laurens,  pour  avoir  curé  les 

puits  du  chenil  et  du  manège 27** 

A Jean  Thierry,  pour  avoir  ôté  les  boues  du  fossé  du 

château 2/1** 

1 6 octobre  : à la  veuve  F erron  , pour  deux  morceaux 
de  nattes  qu’elle  a faits  et  posez  dans  le  corridor  au-des- 
sus de  l’apartement  de  la  revne  d’Angleterre 20** 

3o  octobre:  à Noël  Maillot,  vannier,  pour  cent  grandes 
mânes  d’osier  qu’il  a fourni 36** 

Somme  de  ce  chapitre 1 290*1  1 A*  8d 

ENTRETIENS, 

3o  janvier  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien 
de  l’horloge  du  château  de  Saint-Germain-en-Laye  pen- 
dant l’année  1700 âo** 

i3  février  - 2 octobre  : à Jean  de  Roche,  garçon  plom- 
bier, pour  l’entretien  et  la  recherche  des  plombs  sur  la 
couverture  du  château  pendant  les  trois  derniers  mois 

1700  et  les  six  premiers  1701  (3p.) A5ott 

A Louis  de  la  Lande,  pour  l’entretien  de  l’orangerie 

pendant  le  même  temps  (3  p.) îobo11 

A la  veuve  Jean  de  la  Lande,  pour  eeluy  du  grand 
parterre  en  broderie  pendant  idem  (3p.)...  1 01 2**  1 o3 
A Louis  de  la  Lande,  pour  eeluy  du  boulingrin  pen- 
dant idem  (3p.) 1002**  i5£ 

A la  veuve  Bellier,  pour  eeluy  du  jardin  en  gazon, 

idem  (3  p.) 1 237**  1 o3 

A François  Lavechef,  pour  eeluy  du  jardin  et  parterre 

du  château  neuf  (3  p.) 3 93**  i53 

A François  Coustillier,  pour  eeluy  du  pavillon  du  Val 

(3p.) 3ooo** 

A Claude  Goëren,  dit  La  Salle,  concierge  dud.  pa- 
villon (3p.) 90011 

A Claude  Marais,  veuve  Patenotre,  concierge  du  Che- 
nil (3  p.  ) 1 35** 

À Pierre  Bertin,  concierge  du  château  neuf  (3p.) 

356**  5S 

A Antoine  Bazire,  concierge  de  la  petite  écurie  (3  p.) 

i5o** 

48. 
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À Soulaigke,  concierge  du  château  vieux  et  entretien 

de  l'horloge  (3  p.) 

Aud.  Goeren,  portier  du  parc  de  Saint-Germain  (3  p.) 

5a5tt 

A Cleramboust,  portier  du  grand  parterre  (3p.).... 

270*+ 

A Estienne  Trehecx,  concierge  de  la  Surintendance 

(3p.) 1 5o*+ 

A Ce  acde  Lefebvre,  concierge  de  la  maison  delà  Re- 
ligion (3  p.) i5oH 

A François  Deschamps,  pour  l’entretien  des  couvertures 

(3  p.) 7 5ot+ 

27  février  : aud.  Louis  de  la  Lande,  pour  le  chauf- 
fage de  l’orangerie  du  château  de  Saint-Germainen-Laye 

pendant  l’hyver  dernier a5ott 

8 may  : aud.  de  Roche,  pour  les  (rois  premiers  mois 

J 7 01 1 5ott 

Somme  de  ce  chapitre 12197*+  i5s 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DU  CHATEAU  DE  SA  1 NT-ÇERMAIN-EN-LAYE. 

i5  janvier- i3  mars  : aux  ouvriers  et  voituriers  qui 
ont  esté  employez,  à la  journée  du  Roy,  à transporter  de 
la  glace  et  de  la  neige  dans  les  glacières  de  Sainl-Ger- 
main-en-Laye,  et  autres  ouvrages  (4p.)....  7 6 105 
3o  janvier- 27  février  : à ceux  qui  ont  nettoyé  les 
neiges  de  dessus  les  couvertures  du  château  (3p.).... 

109*+ 6*  4d 

i3  mars- 27  novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  dans 
la  dépendance  du  château  de  Saint-Germain  (19  p.)..  . 

1069^1  i54d 

10  avril -8  may  : à ceux  qui  ont  coupé  des  perches 
dans  la  forest  de  Marly  pour  le  boulingrin  du  château 

neuf  de  Saint-Germain-en-Laye  (3p.) i4i+*  y5 

Somme  de  ce  chapitre 2085*+  9“  8d 

CHÂTEAU  DE  MARLY. 


MAÇONNERIE. 

9 janvier- 20  novembre:  à Jacques  Mazière,  entre- 
preneur, sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  .qu’il  a faits  en 
la  dépendance  du  château  de  Marly  (28  p.).  . . 5 3 3 0 0 
9 janvier- 6 février:  â luy,  sur  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  aux  murs  de  clôture  du  grand  parc  de 

Marly  (3  p.) 3ooo*+ 

2.3  janvier- 1 1 septembre  : à Denis  Anceau,  fonlainier, 
a compte  d’une  conduite  de  grez  qu’il  a fourni  et  posé 
depuis  le  petit  réservoir  qui  est  dans  le  bout  au-dessous 
du  belvéder  jusqu’au  jardin  de  M.  Façon  (2  p.). . 4oo*+ 


9 octobre  : â luy,  sur  les  ouvrages  de  ciment  qu’il  a 


faits  dans  les  bassins  de  la  rivière 6oo** 

Somme  de  ce  chapitre 57800+* 


OUVRAGES  DE  TERRASSES. 

9 janvier- 6 mars  : â Sirvin,  sergent  du  régiment  du 
Roy,  pour  les  régallemens  qu’il  a faits  au  pourtour  des 

murs  du  grand  parc  de  Marly  (4  p.) 83o+*  i3s  4d 

26  janvier- 7 aousl  : à Pierre  Desloriers,  terras- 
sier, pour  la  fouille  qu'il  fait  à la  chaussée  de  l’étang 
de  Retz  où  il  y a des  fautes  à rétablir  et  le  régallemenl 
de  routes  gâtées  aux  environs  de  Retz  (3  p.).  3i8+*  3S  4d 
9 janvier- 9 octobre  : à Edme  Santenoise,  terrassier, 
â compte  des  régallemens  qu’il  a faits  dans  les  jardins 
hauts  et  en  b dépendance  du  château  de  Marly  (11  p.). 

32  4o** 

20  février- 21  aoust  : à luy,  pour  menus  ouvrages  de 
terrasse  qu’il  a faits  en  la  dépendance  de  Marly  (9  p.). . 

' 1127+13* 

12  janvier- 7 aoust  : à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pittre, 
terrassier,  parfait  payement  de  29990**  ns  nd,  à quoy 
montent  les  terres  qu’il  a remuées  à Marly  en  1G99 

(12  p.) 29990+*  11’  1 id 

ier- 29  may  :à  Tissart,  terrassier,  pour  avoir  régallé 
et  passé  au  raleau  la  grande  demi  lune,  et  les  roules  en 
face  de  la  grille  du  Trou  d’Enfer  (3p.) 25i*+  io‘ 

25  septembre-9  octobre  : à Claude  Lesperance,  ter- 

rassier, sur  les  régallemens  qu’il  a faits  en  la  dépendance 
du  château  de  Marly  en  1700  (2  p.) 200** 

9 janvier- 20  février:  à Pierre  Benoist,  terrassier,' 
pour  les  journées  d’ouvriers  qu’il  a employées  â trans- 
porter pailie  des  plants  que  l’on  a planté  dans  les  allées 
cl  carrez  du  jardin  haut  de  Marly  (4  p.).  . . . 1878++  s' 
2Ü  juin -25  septembre  : à Verdeneuil,  terrassier, 
pour  le  deffricliement  et  régallemens  qu’il  a faits  dans 
une  roule  du  paie  de  Marly  (5p.) 1623*+  3S  7d 

26  juin-  10  juillet  : â luy,  pour  menus  ouvrages  dans 

le  jardin  bas  de  Marly  (2  p.) 3 1 G++ 

9 janvier-  20  novembre  : â Pierre  et  Guillaume  Motte, 
terrassiers  et  jardiniers,  à compte  des  ormes  et  autres 
plants  qu’ils  ont  levés  en  motte  dans  les  forests  de  Saint- 
Germain  et  de  Marly,  qu’ils  voiturent  et  qu’ils  plantent 
pour  regarnir  ceux  qui  sont  morts  en  la  dépendance  de 

Marly  (16  p.) 20800*+ 

1"  may- 20  novembre  : à Charles  Girault,  terras- 
sier, pour  les  ouvrages  de  terrasse,  régallemens  de  terre 
dans  la  plaine  du  Trou  d’Enfer,  et  autres  menus  ouvrages 
qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  depuis 
le  20  avril  jusqu’au  22  novembre  (17  p.).  271  1++  9*  3d 
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9 janvier  : à Jean  Loitron  et  Rëmy  Janson,  terrassiers, 
parfait  payement  de  52582<t  io’,  y compris  ia5tt  qui 
leur  sont  déduits  pour  des  outils  qui  leur  ont  esté  livrez 
du  magasin  du  Roy,  à Guignonville , à quoy  montent  les 
ouvrages  de  terrasse  et  autres  qu’ils  ont  faits  en  la  dépen- 
dance de  Marly 5o7H  ioa 

9 janvier- 20  février  : à Hugues  Mattelin,  terrassier, 
sur  le  travail  qu’il  a fait  pour  remplir  de  glace  les  gla- 
cières de  Marly  (2  p.) 600V 

9 janvier- 3 avril  : à luy,  parfait  payement  de 
82  57V  6S  8d,  à quoy  monte  la  recoupe  qu’il  a voiturée  de 
Carrière-sous-Bois  dans  le  parc  de  Marly  en  1700  (6  p.). 

a857i+  6S  8d 

i5  may  - 20  novembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 

pendant  1701  (11  p.) 2900V 

9 janvier-ier  may  : à luy,  sur  les  terres  qu’il  remue 

en  la  dépendance  dud.  château  (8p.) A5oott 

ier  may -20  novembre  : à luy,  pour  menus  ouvrages 
do  terrasse  qu’il  a fait  faire  en  divers  endroits  de  la  dé- 
pendance dud.  château  (i5  p.) A9&7tt  i8s  1 id 

20  novembre  : à Guillaume  Féron,  terrassier,  pour 
divers  ouvrages  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château 

de  Marly îSo*1 

20  janvier  : à Pierre  Champagne  et  Noël  Lavenet, 
terrassiers,  parfait  payement  de  966^  pour  26  toises  5/6 
cube  de  fine  recoupe  qu’ils  ont  voiture  de  Carrière-sous- 

Bois  dans  le  parc  de  Marly 766^ 

9 janvier— 20  novembre  : à Nicolas  Béguin,  terrassier, 
sur  les  transports  de  plants  dans  le  jardin  haut  de  Marly, 
les  régallemcms  et  autres  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits 
eu  la  dépendance  du  château  de  Marly  pendant  la  pré- 
sente année  ( 96  p.) 7 6 5 gt+  5S  9a 

9 janvier -6  février:  à Antoine  Pointot,  terrassier, 
sur  les  régalleinens  et  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits 
en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (3  p.).  . io3oM 
20  mars  : à luy,  pour  menus  ouvrages  de  terrasse..  . 

1 Bq11  i5s 

9 janvier- 27  février  : à Mr  du  Barail,  capitaine  com- 
mandant le  3e  bataillon  du  régiment  du  Roy,  pour  les 
ouvrages  de  terrasse  qu’ont  fait  partie  des  soldats  dud. 
régiment  en  la  dépendance  dud.  château  (5  p.).  5Ai8tt 
37  février  : à luy,  pour  170  toises  cube  de  terre 
que  lesd.  soldats  ont  transportées  sur  les  allées  du  jardin 

haut  de  Marly  pour  les  dresser 3Aoti 

20  février  : à François  Rayé,  parfait  payement  de 
809V  i5s,  à quoy  montent  22  toises  9 pouces  cubes  de 
glaise  qu’il  a fouillée  et  transportée  depuis  le  bas  de 
l’abreuvoir  de  Marly  jusqu’au  petit  réservoir  au  dessous 
du  belvéder 9tt  i5‘ 


g octobre- 20  novembre  : à luy,  sur  le  terreau  qu’il 
décharge  des  bateaux  et  qu’il  voiture  dans  le  jardin  de 

Marly  (A  p.) A5ott 

23  octobre  - 20  novembre  : à luy,  sur  les  terres  glaises 
qu’il  enlève  au  pied  du  glacis  à droite  de  l’abreuvoir 

(3p.) Aoott 

6 février  : à Vivant  Merlin,  dit  Labour,  terrassier, 
à compte  des  terres  glaises  qu’il  a enlevées  du  pied  du 
grand  glacis  et  transportées  au  dessous  de  l’abbreuvoir 

de  Marly,  au  dessus  du  grand  bassin  rond i5oV 

Somme  de  ce  chapitre g5o22tt  7’  9'1 

JARDINAGES. 

9 janvier- 3 avril  : à Jean  Bezace,  dit  Saint-Quentin  , 
jardinier,  sur  le  plant  qu’il  lève  en  motte  et  qu’il  pianie 
dans  le  triangle  au  dessus  de  la  grille  du  Trou  d’ Enfer 

et  autres  endroits  de  Marly  ( 5 p.) qBo11 

e3  janvier- 29  may  : à luy,  pour  menus  ouvrages  aux 
nouveaux  plants  du  jardin  haut  et  pour  redresser  les 
ormes  renversez  par  les  vents  depuis  le  17  janvier  jus- 
qu’au 13  mars 28/1 

9 janvier- 20  novembre  : à Nicolas  Boriknne,  jardi- 
nier, pour  les  journées  d’ouvriers  qu’il  a employez  à faire 
divers  menus  ouvrages  de  jardinages  à Marly  depuis  le 
10  décembre  1700  jusqu’au  12  novembre  1701  (26  p.) 

1 27^5^  i3‘ 

e3  octobre  : à luy  et  Giiarles  Girault,  pour  le  net- 
toiement de  bassins  et  pièces  d’eau  du  jardin  de  Marly. 
999tt 

9 janvier- 6 février  : à Charles  A m î lot  et  Pierre 

Motte,  jardiniers,  sur  les  plants  de  chêne  et  autres  qu’ils 
ont  levés  ou  motte  dans  le  petit  parc  de  Saint-Germain 
et  en  partie  plantez  dans  le  parc  de  Marly  en  1699 

(3p.) 1000V 

23  janvier  : aud.  Amelot,  pour  avoir  tondu  au  crois- 
sant les  routles  et  les  chemins  de  la  J’orest  de  Marly  eu 

1700 200V 

20  février- 7 aoust:  à luy,  pour  les  journées  d’ouvriers 
qu’il  a employez  à garder  les  bosquets  de  Marly  pendant 

les  quatre  derniers  séjours  du  Roy 5s8tt 

icr  may -7  aoust  : à Pierre  Loeillet,  jardinier,  pour 
la  main  d’œuvre  des  gros  treillages  qu’ii  a faits  dans  le 

jardin  haut  de  Marly  (5  p.) 638^  na 

12  juin-7  aoust:  à Gilles  Dupetitrieux,  pour  le 
gros  treillage  qu’il  a fait  dans  le  jardin  haut  de  Marly 

(3  p.) 3i2rt  10” 

9 janvier- 6 février  : à Guillaume  et  Laurens  Dolot, 
terrassiers,  sur  les  ormes  et  autres  plants  qu’ils  ont  levez 
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en  molle,  voiturez  et  plantez  en  la  dépendance  du  châ- 


teau de  Marly  (3  p.  ) iooo++ 

Somme  de  ce  chapitre 21066++  g5 


VOITURES. 

g octobre  : à Codon,  voiturier,  pour  3o  toises  cubes 
de  terreau  consommé  qu’il  a livré  au  port  de  Marly,  à s i++ 

la  toise 63ott 

ai  aoust-ao  novembre  : à Pierre  Ponton,  voiturier, 
pour  les  journées  d’une  voiture  à quatre  chevaux  qui  a 
servi  à transporter  au  magasin  des  perches  et  démoli- 
tions, à 9*+  par  jour  (6p.) /i  1 1 tt  1 5 s 

i5  mars  : à Delaunay,  voiturier,  pour  1 8 journées  de 
chevaux  qu’il  a employez  à voilurer  la  pierre  de  marbre 
sur  un  binard,  depuis  Marly  jusqu’à  la  porte  Saint-An- 
toine, prez  Versailles 53++ 

a o novembre  : à Jacques  Masselot,  voiturier,  pour 
a 5 toises  cube  de  terreau  consommé  qu’il  a achepté  dans 
les  marais  à Paris  et  rendu  au  port  de  Marly,  à 22++  la 


toise 55ott 

Somme  de  ce  chapitre 1 644+1  i55 


CHARPENTERIE. 

g janvier- 20  novembre  : à Jean-Jacques  Aubert, 
charpentier,  sur  les  ouvrages  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  (22  p.) i4ioo++ 

29  may  : à luy,  pour  avoir  fourni  les  câbles  et  les 
équipages  pour  remuer  et  transporter  la  grande  pierre 
de  marbre  de  Marly  à Saint-Antoine 100*+ 

s6juin-24  juillet  : à luy,  sur  les  colonnes  et  corni- 
ches qu’il  a faits  pour  le  pavillon  du  bosquet  du  Couchant 

(3  P-) 95ot1 

Somme  de  ce  chapitre i5i5o+l 

COUVERTURE. 

g janvier -3  avril  : à Gilles  Charuel,  couvreur,  par- 
fait payement  de  782611  i5s  id,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages et  réparations  de  couverture  qu’il  a faits,  outre  ses 
entretiens,  pendant  les  six  derniers  mois  1699  et  l’année 
dernière  1700  (5  p.) io25tt  i5s  id 

5 may -20  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  1701  (i3  p.).  365oH 

6 février- ier  may  : à Laurens  Yvon,  couvreur,  pour 
la  couverture  de  paille  qu’il  a faite  à la  nouvelle  glacière 


de  Marly 1 1 3++  1 8S  2d 

Somme  de  ce  chapitre ^*7 8gH  1 3 5 3d 


MENUISERIE. 

g janvier- 20  novembre  : à Jacques  Mirel,  menui- 


sier, sur  les  ouvrages  et  réparalions  de  menuiserie  qu’il 
a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (21  p.).  . 

/moott 

i5  may -7  aoust  : à luy,  pour  la  menuiserie  qu’il  a 
faite  pour  le  nouveau  maildu  bosquet  du  Couchant  (4  p.) 

388411 

3 avril- 24  juillet:  à Jean  Denelle,  menuisier,  pour 
la  menuiserie  qu’il  a faite  pour  les  apartemens  du  nou- 
veau bâtiment  de  Marly  (5  p.) iioott 

3-17  avril  : à Louis  Nivet,  menuisier,  sur  les  mêmes 

ouvrages  (2  p.) 1100+1 

3 avril-  icr  may  : à Charies  Enquier,  menuisier,  sur 

les  mêmes  ouvrages  (3  p.) 700H 

g janvier- 6 mars  : à Antoine  Rivet,  menuisier,  par- 
fait payement  de  26973++  i3s  2d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de  Marly  en 

i6gg  et  en  1 700  (4  p.) 16731+  1 3* 

12-26  juin  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a faits  à l’apartement  de  Madame  de  Maintenon 

pendant  la  présente  année  (2  p.) 12  45+1  i5s  8d 

ier  may  : aux  héritiers  de  delfunt  François  Milot, 
menuisier,  à compte  de  la  menuiserie  qu’il  a fait  aux 

bâtimens  de  Marly  pendant  169g 200++ 

6 mars  : à la  veuve  Bardon,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  696+1  n!8d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
qu’elle  a fait  faire  pour  partie  des  apartemens  du  bâti- 
ment neuf  de  Marly  pendant  l’année  dernière 

i9611  ns8d 

A Jean  Pigal,  autre,  parfait  payement  de  690+1  9“  nd, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits 
auxd.  bâtimens  neufs  en  lad.  année  1 700  , 1 4o++  9”  1 id 
3 avril  : à Pierre  Fontvielle,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  2098+1  2S  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 

menuiserie  qu’il  a faits  en  169g 1 98++  as  6d 

9 janvier- 20  novembre  : à Denis  Davignon,  menui- 
sier, sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  en  la  dé- 
pendance du  château  de  Marly  (2-2  p.) 48oo++ 

Somme  de  ce  chapitre..  . 19388++  125  1 id 

SERRURERIE. 

g janvier- 9 octobre  : à Gaston  Martin,  serrurier,  sur 
les  ouvrages  de  gros  fer  et  de  serrurerie  qu’il  a faits  et 
fournis  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (10  p.  ). . 

,is. 2 260+1 

23  juin- 10  juillet  : aux  nommez  Fop.drin,  Caphin, 
Parent  et  Petit,  serruriers,  sur  les  assemblages  de  fer 
qu’ils  ont  faits  pour  le  comble  du  cabinet  du  Mail  (a  p.) 

1000++ 

e3  janvier -6  novembre  : aux  nommez  Petit,  Martin 
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et  Rouiller , serruriers,  à compte  des  balcons  qu’ils  font 
pour  poser  sur  les  murs  de  la  terrasse  au  pourtour  du 
château  de  Marly  et  sur  celuy  au-dessus  des  apartemeus 

verds (21  p.) ••••  i65oott 

9 janvier-20  novembre  : à Joseph  Rouillé,  sur  les 
ouvrages  de  gros  fer  et  de  serrurerie  qu’il  a faits  et  fournis 
en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (21  p.).  435ott 
20  janvier -6  novembre  : aux  nommez  Roger,  For- 
drin  et  Caffin,  serruriers,  à compte  des  balcons  qu’ils 
font  pour  poser  sur  les  murs  de  terrasse  au  pourtour  du 
château  de  Marly  et  sur  celuy  au-dessus  des  apartemeus 
verds  (21  p.) i65oott 

9 janvier-20  novembre:  à Alexis  Fordrin,  sur  les 
ouvrages  de  gros  fer  et  de  serrurerie  qu’il  a faits  et  four- 
nis en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (20p.).... 
/i8oott 

10  juillet  : à Cucu,  serrurier,  pour  deux  bassins  de 

fer  plat  qu’il  a livrez  au  magasin  de  Marly 

A Chaevot,  serrurier,  pour  deux  bassins  idem.  g4tt  1 os 
24  juillet- 21  aoust  : à René  Laloue,  pour  48  ratis- 
soires  qu’il  a fourni  et  ouvrages  aux  barrières  de  la  forêt 

(2p.) 86tt  1 6S 

9 octobre  : à Denis  Caffin,  serrurier,  parfait  payement 
de  8i8tt  ios  2d,  à quoy  monte  le  gros  fer  qu’il  a livré  au 

magasin 218^10*  2d 

A luy,  parfait  payement  de  4oi7tt  4 3 4d  pour  partie 

du  balcon  du  mur  de  terrasse  du  bas  du  jardin 

4 i7tt  43  4d 

Somme  de  ce  chapitre 462i7tt  o3  6d 

vitrerie. 

9 janvier- 3 avril  : à Jean  Desormeaux,  vitrier,  par- 
fait payement  de  263itt  g!  8d,  â quoy  montent  les  ou- 
vrages et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faites  au  château 
et  dépendances  de  Marly  depuis  le  1er  octobre  i7oo  jus- 
qu’au dernier  février  1701,  y compris  75tt  qui  lui  sont 
déduits  poiur  5oo  livres  de  vieux  plomb  qu’il  a reçu  du 

magasin  (6  p-) 1 io6tt  9’  8d 

ier  may-20  novembre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages  de- 
puis le  ier  mars  (1  3 p.) 2o43tt  i4s  6d 

29  may  : â luy,  pour  avoir  nettoyé  les  glaces  du  châ- 
teau et  dépendances  pendant  une  année îoo1* 

Somme  de  ce  chapitre 32  5ott  4S  2d 

PLOMBERIE. 

9 janvier- 25  septembre  : â Jacques  Lucas,  plombier, 
sur  la  main  d’œuvre  du  plomb  qu’il  a livré  au  magasin 
de  Marly  ( 1 2 p.) 38oott 


OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  BRONZE. 

' 23  janvier-9  octobre  : à Gilles  Le  Moine,  fondeur, 
à compte  des  robinets  de  18  pouces  et  autres  ouvrages 
de  cuivre  qu’il  a fournis  au  magasin  de  Marly  depuis 

1699  (10  P-) 2400^ 

6 mars- ier  may  : à Julien  Lociion,  ébéniste  et  fon- 
deur, sur  les  moulures  de  bronze  qu’il  a fourni  et  posé 
au  pourtour  de  partie  des  glaces  du  château  de  Marly 

(5p.) • i35ott 

3 avril- 12  juin  : à Sautray,  fondeur,  sur  les  bor- 
dures de  bronze  qu’il  a fournies  et  posées  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  (4  p.) 5oott 

Somme  de  ce  chapitre 42  5ott 

pavé. 

23  janvier-20  novembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 
à compte  des  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  (1G  p.) 99°°tt 

9-23  janvier  : â Vatel,  paveur,  pour  les  ouvrages 
de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Marly  (2  p.) 8oott 

Somme  de  ce  chapitre 1 0700++ 

PEINTURE. 

26  j u i 11  - 9 octobre  : à Philippe  Meunier,  peintre, 
sur  la  peinture  en  marbre  qu’il  fait  au  petit  bâtiment 
neuf  joignant  les  Communs  de  Marly  (8  p.)..  . . 36oott 
17  avril- 7 aoust  : à Louis  Ciron,  peintre,  parfait 
payement  de  i 202tt  5S  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  vernis  qu’il  a faits  â la  menuiserie  de  partie  des  apar- 
temens  du  bâtiment  neuf  de  Marly  (4  p.). . 5o2tt  5S  6d 
9 janvier-20  novembre  : à Louis  Poisson,  peintre  , 
sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits  en  la 

dépendance  du  château  de  Marly  (22  p.) 4o5ott 

23  janvier- 26  novembre  : à Denis  Thury,  peintre, 
parfait  payement  de  1095^,  à quoy  montent  les  impres- 
sions de  peinture  à l’huile  qu’il  a fait  aux  modèles  de 
groupes  et  aux  vases  du  jardin  de  Marly,  depuis  1700 


jusqu’à  présent  (5p.) 645tt 

Somme  de  ce  chapitre 8797^  5*  6d 

DORURE. 


24  juillet- 9 octobre  : à Josse  Tristan,  doreur,  sur  la 
dorure  qu’il  fait  à partie  des  balcons  du  grand  mur  de 
terrasse  au-dessus  des  apartemeus  verds  de  Marly  (6p.) 

1900tf 

6 mars-3  avril  : à Guillaume  Desauziers,  doreur, 
parfait  payement  de  2o5G^  i7s3d,  à quoy  montent  les 
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ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  au  château  do  Marly  on 
1699,  Y compris  7 déduits  pour  le  prix  de  i5  mil- 
liers de  grand  or  ot  3ott  pour  la  plus  vallue  de  3o  mil- 
liers de  pareil  or  (3  p.) io3itt  17’  3d 

10  juillet- 9 octobre  : à luv,  à compte  des  ouvrages 
de  dorure  qu’il  fait  aux  balcons  du  pourtour  du  château 
(7  p.) 5ooott 

Somme  de  ce  chapitre 793  itt  17’  31' 

SCULPTURE. 

29  may-7  aoust  : à Robert,  sculpteur,  sur  quatre  vases 
en  plâtre  qu’il  a moulez  et  posez  sur  les  pieds  d’estanx 
du  bas  du  jardin  de  Marly  (3  p.) 3oott 

12-26  juin  : â Jules  Dugoullon,  sculpteur,  Pierre 
Taupin  et  André  Le  Goupil,  autres,  sur  les  ornemens  de 
sculpture  en  bois  qu’ils  ont  faits  dans  l’apartement  de 
Madame  de  Maintenon,  au  château  de  Marly  (2  p.).  . 
35ott 

.10  juillet  : à Claude  Bertin,  sculpteur,  pour  avoir 
nettoyé  les  figures,  tables  et  vases  de  marbre  du  jardin 
et  bosquet  de  Marly 1 34tt  173  6d 

23  janvier  : à Thierry,  sculpteur,  à compte  dos  orne- 
mens de  sculpture  en  pierre  qu’il  a restaurez  sur  les 
altiques  du  château  et  autres  bâtimens  de  Marly.  1 0 ott 

Somme  de  ce  chapitre 884tt  1 7’  6d 

r oc ailles. 

9 janvier  : à Hardy,  rocailleur,  sur  les  ouvrages  de 

rocailles  qu’il  a faits  par  changement  aux  nappes  de  la 
cascade  de  Marly 5oott 

10  juillet -9  octobre  : à luy,  sur  les  rocailles  qu’il 
fait  à la  cascade  du  bosquet  du  Levant  (7  p.). . . 2700^ 

9 janvier  : à Drouard,  rocailleur,  parfait  payement 
de  866tt  13  Ad,  â quoy  montent  les  ouvrages  de  rocailles 
qu’il  a faits  par  changements  à la  pièce  des  Quatre  gerbes 


de  Marly,  en  l’année  dernière  1700 366(t  is  /irt 

Somme  de  ce  chapitre 3566tt  is  4d 

MARBRERIE. 


6 mars  : â Claude  Tarlet,  marbrier,  pour  les  revête- 
mens  de  marbre  qu’il  a faits  à la  cheminée  de  la  chambre 

du  Roy  en  1700 66tti3’9d 

12  juin  : à luy,  sur  les  revètemens  et  soubassemens 


laits  et  posez  en  1701 2 00tt 

20  novembre  : à Jean  Cuvillier,  sur  ses  ouvrages  de. 

marbrerie  dans  le  jardin  de  Marly ioott 

Somme  de  ce  chapitre 366tt  i33  qd 


cordages. 

9 janvier- 9 octobre  : à Estienne  Langlois,  sur  les 
fournitures  de  cordages  et  autres  marchandises  qu’il  a 

faites  au  magasin  de  Marly  (12  p.) i35ott 

12  juin  : â luy,  pour  762  livres  d’étoupe  qu’il  a livré, 
à i5tt  le  cent,  pour  calfeutrer  l’apartement  de  Madame 

de  Maintenon  ...  1 1 4tt  6S 

Somme  de  ce  chapitre i46P  6S 

DIVERSES  DÉPENSES. 

i5  may  : à IIenry  Milard,  tonnelier,  pour  2A  dou- 
zaines 1/2  de  grands  cerceaux  fournis  et  livrez  au  ma- 
gasin de  Marly 269**  io‘ 

28  janvier- 26  juin  : à Bernard  Pelletier,  pour  les 
bottes  de  pelures  de  lilleux,  d’osier  franc  et  d’échalats 
pour  treillages  qu’il  a livrés  au  magasin  de  Marly  (A  p.) 

7t7tt 

ier  may  : à luy,  pour  2 3 septiers  de  graine  d’herbe 

de  bas  pré  livré  au  magasin  de  Marly 1 1 5tt 

7 aoust  : à luy,  pour  28  onces  de  bronze,  à 45^  l’once, 
et  deux  pintes  de  verni  d’esprit  de  vin,  à Att  la  pinte, 
pour  bronzer  le  bassin  de  la  cascade  et  les  modèles  de 

sculpture  du  jardin  de  Marly 71 H 

21  aoust  : à luy,  pour  11  toises  cubes  de  terrau  qu’il 

a fourni  au  jardin  de  Marly 6ott 

23  janvier- 12  juin  : à Charles  Mezillier,  vannier, 
pour  l’osier  franc,  hottes,  panniers  et  autres  fournitures 
qu’il  a fait  au  magasin  de  Marly  (3  p.) An6tt  qs 

9 janvier:  à François  Gallin,  pour  2 A 1 3 bottes  de 

paille  longue  qu’il  a acheptée  et  livrée  au  magasin  de 
Marly 61  8^5’ 

6 février-  17  avril  : â Noël  Maillot,  vanier,  pour  les 
bottes  d’osier  franc  et  d’osier  commun  qu’il  a livré  au 
magasin  de  Marly  (3p.) Aiitt 

10  may  : à Joseph  François,  pour  77  gerbes  d’osier 

commun  qu’il  a livré 77^ 

26  juin  : à Nantois,  vanier,  pour  1 12  gerbes.  1 i2tt 
23  janvier-20  novembre  : à Pierre  Molière,  chan- 
delier, pour  la  chandelle,  balets  et  autres  ustencils  qu’il 
a livrez  au  magasin  de  Marly  pendant  la  présente  année 


(A  p.)..  6i3't  ,* 

ier  may  : à Jean  Gautier,  charbonnier,  pour  70  muids 
de  charbon  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly.  . . 262^ 


23  janvier  : à Pierre  Bourcier,  charon,  pour  deux 
grands  chariots  qu’il  a faits  et  livrez  au  magasin  de  Marly 

9*tt 

9 janvier -9  octobre  : à Estienne  Jouy,  taillandier. 
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pour  les  outils  qu’il  a fournis  et  qu’il  a racomodez  pen- 
dant la  présente  année  à Marly  (8p.) /i  7 A+t  9* 

ie‘  may  : à Claude  Le  Comte,  autre,  pour  outils  qu’il 

a fourni 58^  5S  6d 

12  juin  : à Louis  Le  Grand,  autre,  pour  idem 

2 1tt  5J 

g janvier  : à Louis  Le  Roy,  tourneur,  pour  les  échelles 

qu’il  a fourni  au  magasin  de  Marly 3ott  12“ 

28  janvier- 25  septembre  : au  sr  Mituonneau,  mar- 
chand de  fer,  pour  1923  livres  de  fil  de  fer  qu’il  a livré 
au  magasin  de  Marly  pour  faire  de  gros  treillage,  à 38tt 
le  cent  (4  p.) 73ott  1 45  9d 

20  février  : à Hilaire  Micault,  garde  des  plaisirs  du 

Roy,  pour  le  dédommager  des  arbres  fruitiers  et  légumes 
qu’il  avoit  dans  un  petit  jardin  qui  a servi  à planter  les 
allées  de  la  Patte  d’oye  en  face  de  la  grille  de  Marly  pour 
cacher  la  ferme  du  Trou  d’Enfer 60+t 

A Alexis  Fordrin,  pour  quatre  paires  de  bottes  à l’é- 
preuve de  l’eau  qu’il  a fait  venir  de  Saint-Vallery  en 
Picardie  pour  les  fontainiers  de  Marly 56tt 

21  février  : au  sr  Champenois,  pour  le  tirage  et  voi- 

ture de  20  banques  de  rocailles  de  Manlvieux  et  i4  ba- 
nques de  roches  d’huistres,  qu’il  a envoyées  des  environs 
de  Caen  pour  servir  aux  fontaines  et  grottes  du  jardin 
de  Marly 565H  ios 

12  juin  : à Charles  Masson,  pour  228  livres  de  Cil- 
lasse qu’il  a achepté  et  livré  au  magasin  de  Marly.  . 88H 
2 4 juillet  : à Godet,  marchand,  pour  4oo  livres  de  fil 

de  Jalon  qu’il  a livré  au  magasin 520^ 

1 1 septembre  : à Nicolas  AYMOND,batlelier,  pour  quatre 
nacelles  qu’il  a racomodées  et  godronnées  dans  les  pièces 

d’eau  du  jardin  de  Marly 6ott 

e5  septembre  : à luy,  pour  avoir  arraché  et  coupé  les 

joncs  du  canal  du  Trou  d’Enfer i3ott 

2 5 septembre  : à Langlois,  pour  les  rocailles  qu’il  a 

livrées  and.  Marly 128^  1 9’  6d 

9 janvier- 6 novembre  : à Claude  Garnier,  grainetier, 
pour  la  graine  d’herbe  de  bas  pré  qu’il  a livré  au  ma- 
gasin de  Marly  pour  semer  dans  les  jardins  liants  dud. 

Marly  (9  p.) 2 235tt 

9 janvier- 20  février  : à François  Gautier,  vuidan- 
geur,  parfait  payement  de  i25gtt  15  8d,  à quoy  montent 
les  vuidanges  qu’il  a fait  des  fosses  d’aysances  à Marlv  en 

1 700  (3p.) 3ogtt  1 5 8d 

6 mars -6  novembre  : à luy,  à compte  des  vuidanges 

qu’il  a fait  en  la  présente  année  (4  p.) 486H 

11  septembre  : à Jean  Gautier,  autre,  pour  pareil 

travail  au  bâtiment  rond  de  Marly 34tt 

2 3 janvier  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les 
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cheminées  qu’il  a ramonnées  et  rétablies  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  en  1700 3o5tt  i6a 

10  juillet  : à Pierre  Varisse,  autre,  pour  celles  qu’il 

a ramonnées  en  1701 3 1 3tt  6” 

6 février- 11  septembre  : à Jacques  Aymond,  batte- 
lier,  pour  le  sable  de  rivière  qu’il  a livré  à Marly,  à 

i5s  6d  le  muid  ( 1 2 p.) 2927^  2”  6d 

Somme  de  ce  chapitre..  . 13367!+  19’  nd 

ENTP.ETENNEMENS  de  marly. 

9 janvier- 20  novembre  : à Charles  Amëlot,  jardinier, 
ayant  l’entretien  des  plantes  des  dehors  du  château  et  du 
jardin  dud.  château  de  Marly,  pourled.  entretien  du  mois 
de  novembre  1700  au  mois  de  septembre  1701  (11  p.) 

i4666tti3’4d 

9 janvier- 20  novembre  : à Louis  Garnier,  jardinier, 
ayant  celuy  des  hauteurs  du  parc  dud.  château,  de  la  pe- 
louze  de  Marly  et  des  avenues  de  la  pelouze  de  Lucienne , 
depuis  le  mois  de  novembre  1700  jusqu’au  mois  de  sep- 


tembre 1701  (11  p.) 4575tt 

10  juillet  : à luy,  à cause  de  l’augmentation  de  son 
entretien  pendant  le  mois  d’octobre  1 700 275^ 


g janvier- 17  avril  : à Adam,  sculpteur,  pour  l’entre- 
tien des  figures,  bustes  et  vases  de  marbre  dud.  jardin 
pendant  les  trois  derniers  mois  1700  et  les  trois  pre- 
miers I7OI  (2  p.) 200tt 

9 janvier -9  octobre  : à Jean  Loitiion,  jardinier  fleu- 
riste, ayant  le  soin  de  fournir  et  d’entretenir  d’oignons 
de  fleurs  rares  la  pépinière  du  Roy  à Marly,  pendant  le 
dernier  cpiarlier  1700  et  les  trois  premiers  1 70  1 (4  p.) 

i5oolf 

9 janvier  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  avoir  en- 
tretenu l’horloge  du  château  de  Marly  pendant  Tannée 

dernière  1700 4oH 

9 janvier-g  octobre  : à Guillaume  Dunet,  preneur  de 
taupes,  pour  les  taupes  qu’il  a prises  dans  le  jardin  et  parc 
de  Marly  pendant  le  dernier  quartier  1700  et  les  trois 

premiers  1701  (4p.) i5o!t 

23  janvier- 24  juillet  : à Drouard,  rocailleur,  pour 
l’entretien  des  rocailles  des  fontaines  de  Marly  pendant 
ledernier  quartier  1700  etles  deux  premiers  1 701  (2  p.) 

1 9 5 0 tt 

20  février- 24  juillet  : à Thomas  Vitry,  fonlainier, 
pour  l’entretien  des  fontaines  dud.  château  pendant  le 
dernier  quartier  1700  et  les  deux  premiers  1701  (3p.) 

1 5oott 

7 aoust  : à luy,  pour  avoir  monté  l’horloge  du  château 
pendant  une  année.  5oü 

^9 

ÎMI'IUVIKIUE  NATI0NAL3. 
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20  février- 2/1  juillet  : à Dubourg,  dit  La  Montagne, 
compagnon  fontainier,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier 

1700  et  des  deux  premiers  1701  (3  p.) 760++ 

A Joseph  Loyseleur,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  760++ 

À Lien ARD  Mimpon,  dit  La  Roche,  garçon  fontainier,  | 
pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (3  p.). . . 0 

A Henry  Chapelain,  autre,  pour  idem  (3p.)..  4o5++ 

A Barthélemy  Lalrens,  autre,  pour  idem  (3p.).... 

33o++ 

20  février- ier  may  : à Gilles  Le  Moyne,  pour  l’en- 
tretien des  robinets,  soupapes  et  ajutages  des  fontaines 
et  réservoirs  du  jardin  et  dépendances  pendant  le  der- 
nier quartier  1700  et  le  premier  1701  (2  p.)..  . 3oo++ 

A Gilles  Ciiaruel,  pour  celuy  des  couvertures  de  la 
dépendance  dud.  château  pendant  le  même  temps  (2  p.) 

....  4oo++ 

20  février- 21  aoust  : à Nicolas  Bailly,  pour  l’entre- 
tien des  bronzes  sur  les  figures  et  vases  dud.  jardin  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1700  et  les  six  premiers  1701 

(e.p.) 5oo++ 

2 1 aoust  : à Hardy,  sculpteur,  pour  son  entretien  pen- 
dant le  deuxième  quartier  1701 100++ 

9 janvier  : au  sr  Tripier,  chirurgien  des  bâtimens  du 
Roy  à Marly,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 

de  l’année  1700 126++ 

2 3 janvier  : à luy,  pour  les  drogues  et  médicamens 
qu’il  a fourni  aux  ouvriers  blessez  pendant  les  six  derniers 

mois  1700 200++ 

17  avril- 9 octobre  : à luy,  pour  ses  apointemens, 
drogues  et  médicamens,  pendant  les  trois  premiers  quar- 
tiers de  la  présente  année  1701  (3  p.) 670++ 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 298/161+  i35  4d 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  MARLY. 

9 janvier  - 20  novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé , 
a la  journée  du  Roy,  au  magasin  du  château  do  Marly 

(93  p.) 5200++  1 2*  6d 

A ceux  qui  ont  travaillé  aux  réparations  du  château 

pendant  le  même  temps  (2/1  p.) 1 8864++  7"  4d 

9 janvier- 7 aoust  : à ceux  qui  ont  coupé  et  voituré 
des  perches  de  la  forest  de  Marly  dans  le  jardin  (i5  p.) 

575i++  1 6S  8d 

9 janvier- 6 novembre  : à ceux  qui  ont  fait  divers 

menus  ouvrages  au  château  (3  p.) 703+1  8S 

20  février- 01  aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  dans  le 

jardin  aux  ouvrages  extraordinaires  (n  p.) 

3712'+  i3s  id  I 

1"  may- 23  octobre  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux  mo-  ! 


déliés  sur  les  piédestaux  des  trophées  du  pourtour  du 
château  et  à la  cascade  du  bosquet  du  Levant  (12  p.). . 

6592++  21 

20  novembre  : aux  sculpteurs  qui  ont  travaillé  en  la 

dépendance  dud.  château 927++ 

Somme  de  ce  chapitre...  4 1761++  i9’7d 

CHÂTEAU  DE  NOISY. 

23  janvier- 9 octobre  : à François  Thierry,  Pierre 
Thierry  et  Pierre  IIer  s an,  jardiniers,  ayant  l’entretien 
du  jardin  potager  de  Noisy,  pour  led.  entretien  pendant 
le  dernier  quartier  1700  et  les  trois  premiers  1701 

(4  p.) 800++ 

i5  may -6  novembre  : à Pasquier  Laurens,  maçon, 
pour  un  puits  qu’il  a fait  dans  la  cour  du  chenil  de  Noisy 

(3  p.) .# 3i5++ 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 1 5+t 

MACHINE  DE  LA  RIVIÈRE  DE  SEYNE. 


MAÇONNERIE. 

2 janvier  : à Silvain  Pergot,  maçon,  parfait  payement 
de  247++  i6s8d,  à quoy  montent  les  ouvrages  et  répara- 
tions de  maçonnerie  qu’il  a faits  à l’aqueduc  qui  conduit 
les  eaux  de  La  Selle  à la  Machine,  en  1700.  97++  165  8d 

8 may -5  juin  : à luy,  sur  la  maçonnerie  qu’il  fait 
pour  l’exhaussement  des  murs  du  réservoir  à my-côte 

(3  p.) 420++  7’  2d 

18  septembre  : à luy,  sur  divers  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a fait  à la  Machine 96++  15  8d 

i3  mars- 27  novembre  : à Jean  Jobois,  maçon  en 
plâtre,  pour  le  rétablissement  de  deux  cheminées  et  d’un 
entablement  abatus  par  les  grands  vents,  et  la  maçonne- 
rie en  plâtre  qu’il  a fait  en  la  dépendance  de  la  Machine 

pendant  la  présente  année  (4p.) 3io++  ios  5d 

5 juin  : à Jean  N arque,  dit  Saintongeois,  maçon, 
pour  enduits  de  ciment  aux  fautes  dans  l’aqueduc  qui 
conduit  les  eaux  de  la  Machine  sur  le  gros  mur  de  la 

butte.  . . 33+1 

i3  novembre  : à Gilles  Juel,  pour  le  plâtre  qu’il  a 
fourni  pour  réparer  les  logemens  du  grand  chantier. . . 

4 a++ 1 * 8d 

Somme  de  ce  chapitre 999++  1 7*  7d 

CONDUITES  DE  GRAIS. 

3 juillet- 18  septembre  : à Denis  Anceau,  fontainier, 
à compte  du  conduit  de  grais  qu’il  pose  dans  le  village 
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de  La  Selle  pour  ramasser  les  eaux  des  rigolles  au  des- 
sus dud.  village  et  les  mener  dans  l’aqueduc  qui  conduit 
les  eaux  au  puisard  de  la  machine  à mi-côte  (5  p.) . . . 
1 200++ 

MOILONS  ET  CAILLOUX. 

a janvier  : à Antoine  Hémont,  pour  Aoo  î /A  de  moi- 
lon  qu’il  a livré  pour  rétablir  l’aqueduc  de  La  Selle  à la 

Machine iÔ7tt  ios 

3i  juillet  : à luy,  pour  un  cent  î/A  de  moilon  et 
363  sommes  de  sable  de  rivière,  qu’il  a livrez  et  voitu- 
rez  pour  la  maçonnerie  des  contreforts  qui  ont  esté  faits 
pour  soutenir  l’aqueduc  qui  conduit  l’eau  de  La  Selle 
à la  Machine 8A+*  9* 

1 6 janvier- 8 may  : à Jean  Vilain,  pour  Aoo  de  moi- 
lon qu’il  a livrez  et  autres  ouvrages  (2  p.) 107++ 

10  avril- 5 juin  : à Pieriîe  Fessart,  dit  des  Lauriers, 
pour  le  moilon  et  le  caillou  qu’il  a livré  et  voituré  de 
Prunay  à la  Machine  pour  les  travaux  et  réparations  de 
la  dépendance  de  la  Machine  (5p.) iAA++  101 

2 A avril  : à Denis  Anceau,  pour  3 toises  1/2  cubes  de 

moilon  qu’il  a livré » - 3i+l  105 

8 may  : à Martin,  pour  Aoo  1/2  de  moilon  ...  5 1 1+ 
3i  juillet  : à Louis  Germain,  pour  A toises  î/A  cube 
de  caillou  qu’il  a livré  pour  une  pierrée  qui  a esté  faite 
pour  recevoir  les  eaux  des  rigolles  des  bois  de  Béchevet 
pour  les  conduire  dans  l’aqueduc  de  La  Selle  à la  Ma- 
chine  3 Att 

2 octobre  : à Henry  Le  Vanneur,  pour  le  moilon  et 
caillou  de  vigne  qu’il  a employé  et  fourni  pour  le  réta- 
blissement de  la  digue  de  Houille  près  Bezons 

202+1  ! 65  8d 

3o  octobre  : à luy,  pour  les  cailloux  de  vigne  qu’il  a 
employé  à recharger  la  digue  de  la  Morue,  et  le  moilon 
qu’il  a livré  et  employé  à l’éperon  de  la  digue  de  Bezons 

et  au  rempiètement  de  l’isle  Gautier 209+1  163  8d 

i3-  27  novembre  : à luy,  pour  le  moilon  qu’il  a em- 
ployé aux  rempiètemens  qui  soutiennent  les  terres  de 


l’isle  Gautier  près  la  Machine  (2p.) 2 5 1 H 5 5 

Somme  de  ce  chapitre  ....  1 263+1  175  Ad 


OUVRAGES  DE  TERRASSES. 

sA  avril-3o  octobre:  à Jean  Morin,  terrassier,  pour 
les  glaises  qu’il  a fourni  pour  le  réservoir  à mi-côte  de  la 

Machine  (6p.) 586++  i8s  Ad 

1 9 juin  : à luy,  pour  les  mauvaises  glaises  qu’il  a dé- 
blayées au  pourtour  du  réservoir  à mi-coste  et  transpor- 
tées hors  l’enclos  de  la  Machine,  et  les  terres  qu’il  a 


déblayées  et  remblayées  sur  les  bonnes  glaises  et  murs 

dud.  réservoir 1 o8++ 

2 janvier- 3 1 juillet  : à Jean  Thierry,  terrassier,  pour 
les  terres  qu’il  a enlevées  et  une  pierrée  qu’il  a faite  sur 
les  hauteurs  de  l’enclos  de  la  Machine,  et  autres  ouvrages 
dans  la  dépendance  de  lad.  Machine  (5  p.).  333+*os6J 
1A  aoust-18  septembre  : à Pierre  Fessard,  dit  des 
Lauriers,  pour  le  caillou  qu’il  a voituré  des  Graissets 
dans  le  fonds  de  Bougival,  pour  une  pierrée,  et  autres 

ouvrages  de  terrasse  (2  p.) 7 A++ 

27  février- 27  novembre  : à Claude  Gambon,  terras- 
sier, pour  fouille  et  transport  de  terres  sur  les  carrières 
au  dessus  de  la  Machine,  dans  les  rigolles  au  dessus  de  La 
Selle,  et  pierrées  pour  l’écoulement  des  eaux,  et  divers 
ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  dans  la  dépendance  de 


la  Machine  (i5  p.) 1 190++  9*  8d 

Somme  de  ce  chapitre 2292+1  8”  6J 


CU AUX,  S AELE  ET  PLATRE. 

2 janvier  : à Gilles  Juel,  pour  le  plâtre  qu’il  a livré 
en  1700  pour  réparer  les  loges  des  puisards  de  la  Ma- 
chine   63*+  4S  2d 

1 6 janvier- 5 juin  : à Jacques  et  Antoine  Hémont,  pê- 
cheurs, pour  le  sable  de  rivière  qu’ils  ont  livré  pour 

rétablir  l’aqueduc  de  La  Selle  (3  p.) 3 8 9++  12“ 

3o  janvier- 27  novembre  : à Barthélemy  de  la  Roüë, 
pour  la  chaux  et  le  ciment  qu’il  a livrez  pourle  rétablis- 
sement de  l’aqueduc  qui  conduit  les  eaux  de  ua  Selle  à 


la  Machine  (9p.) 982++  7“  iod 

Somme  de  ce  chapitre 1 A35++  A5 


CHARPENTERIE. 

2 janvier  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  char- 
pentier, sur  l’entretien  qu’il  a fait  en  1700  des  char- 
pentes et  mouvemens  de  la  Machine 260+1 

8 may- 5 juin  : à luy,  sur  les  bois  d’augmentation 
qu’il  a employé  dans  les  fonds  et  cotez  des  coursières  et 
autres  endroits  du  corps  de  la  Machine  en  1700  (2  p.). 

: 2267*+  is  8d 

1A  aoust-3o  octobre  : à Nicolas  Prouvais,  charpen- 
tier, sur  les  bois  qu’il  fournit  et  qu’il  employé  au  réta- 
blissement de  la  digue  vis-à-vis  de  Houiile  prèz  Bezons 

(3  p.) 988*19*  id 

27  novembre  : à luy,  pour  réparations  aux  charpentes 

des  rempiètements  de  l’isle  La  Chaussée ii5++ 

1 3 mars  : aux  nommez  Aubert  et  Siane  , charpentiers , à 
compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’ils  ont  fait  à la 

Machine  en  1682  et  i683 i3i5o*+ 

2 janvier:  à Saunier,  marchand  de  bois,  pour  vingt-huit 

A9. 
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pièces  réduiltes  de  bois  de  chesne  qu’il  a livré  pour  faire 
des  tambours  pour  les  tuiaux  de  la  Machine,  à 4 N la 

pièce 1 1 gtt 

16  janvier  : à Claude  Sauvage,  pour  68  toises  cou- 
rantes de  bois  de  chesne  qu’il  a livré  pour  la  Machine.  . 

120^  3”  4d 

37  février  : à Joseph  Thomas,  pour  57  pièces  t/a  de 
bois  courbe  de  chesne  qu’il  a livré  pour  débiter  en 
courbillons,  pour  les  provisions  des  roues  de  la  Machine. 

1 2 6++  105 

10  mars  : à de  Vienne,  pour  55  pièces  5/ia  de  bois 
de  chesne  qu’il  a livré  pour  faire  des  tambours  pour  une 
conduite  de  tuiaux  de  fer,  y compris  3^  t5s  pour  les 
avoir  voiturez  de  la  vente  du  Hayay  au  port  de  Lieux  . . 

1 7’  6d 

1 3 mars  - 3 juillet  : à Claude  Viat,  pour  le  sciage  qu’il 
a fait  des  bois  courbes  de  chêne  qu’il  a débitez  en  courbes 
et  courbillons  pour  servir  aux  roues  de  la  Machine  (2  p.). 
1 1 ttt  17“  1 id 

27  mars  : à Pierre  Prouvais  , pour  trois  cordes  de  vieux 

bois  qui  ont  esté  employées  à fondre  les  vieux  plombs 
et  soudures  de  démolitions  de  la  Machine 2 5tt 

8 may  : à Estienne  àurrv,  pour  3i  toises  1/2  de 
planches  de  batteau  qu’il  a livré  pour  faire  des  aubes  de 

roues  et  autres  fournitures 45tt  1 4S 

19  juin  : à Laurens  Bernier,  pour  53  toises  cou- 
rantes de  planches  de  batteau  qu’il  a livré  pour  faire  des 
aubessur  les  embrasures  des  roües  de  la  Machine.  3ttt  168 
3 juillet- 2 octobre  : à Gaujard,  marchand  de  bois, 
pour  les  morceaux  de  bois  carré  qu’il  a livré  pour  faire 
des  balanciers  et  autres  ouvrages  (2  p.) 5i5tt 

28  aoust-16  octobre  : à Pierre  Ferrière,  pour  le 

sciage  de  bois  qu’il  a débitez  pour  la  Machine  (2p.)... 
21  7’  1 id 

28  aoust  : à Lagrange,  pour  un  cent  1/3  de  bois  de 
charpente  qu’il  a livré 45otf 

Somme  de  ce  chapitre 1 86G3+1  6’  5d 

CUIRS. 

2 janvier- 3i  juillet  : à Pierre  Nollant,  corroyeur, 
pour  six  cuirs  tannez  qu’il  a livré  pour  employer  aux 
clapets  et  pistons  des  corps  de  pompe  do  la  Machine 

(3p.) , ... i8o« 

3o  janvier- 16  octobre  : au  sr  Clerx  , pour  les  dos  et 
tailles  de  cuir  fort  qu’il  a payez  à la  veuve  Guillaume 
Bleret,  tanneur  à Liège,  clouds  à piston,  droits  d’ac- 
quits, sortie  dud.  Liège,  et  change  de  l’argent  (6  p.).  . 

283  A+*  1 5S  2d 

l3  février  : à LADOUZE,de  Sedan,  pour  son  rembour- 


sement des  voitures  de  Liège  à Sedan  et  droits  d’entrée 
du  royaume  qu’il  a payez  pour  tous  les  cuirs  de  Liège  et 
doux  à piston  qui  sont  venus  pour  la  Machine  pendant 
1700,  et  pour  les  voyages  et  peines  qu’il  a pris  à la  ré- 
ception et  envoi  desd.  marchandises  et  avancé  de  ses 

deniers 592 4* 

10  avril  : à Claude  Bobin,  corroyeur,  pour  douze 
cuirs  de  vache  qu’il  a livrez  pour  rétablir  les  joins  des 

bâches  des  puisards io8tt 

2 4 avril- 16  octobre  : à Nicolas  Laperruque,  pour 
son  payement  de  la  voiture  des  cuirs  forts,  clous  à piston, 
y compris  les  droits  du  poids  du  Roy  et  autres  frais  qu’il 


a payez  de  Sedan  à Paris  (/1  p.) i3itt6s  6d 

Somme  de  ce  chapitre 38 3 6^  5S  8d 


COUVERTURE. 

i3  février- i3  novembre  : à Gilles  Charruel,  cou- 
vreur, pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  couvertures  d’ar- 
doise et  de  tuile  des  bâtiments  de  la  Machine  pendant  le 
dernier  quartier  1700  et  les  trois  premiers  1701  (4  p.). 
5ooN 

SERRURERIE. 

2 — 3 0 janvier  : à Joseph  Rouillé,  serrurier,  parfait 
payement  de  8ooott,  à quoy  monte  l’entretien  qu’il  a 


fait  des  ouvrages  de  forge  et  de  serrurerie  à la  Machine 

en  1700  (3  p.) iooott 

i3  mars- 27  novembre  : à luy,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  la  présente  année  (17  p.) 7000^ 


27  mars  : à luy,  pour  5oo  freltes,  pesant  /1898  livres , 
qu’il  a livrées  pour  frelter  des  tambours  pour  amandier 
des  conduites  de  fer  pour  le  service  de  la  Machine,  à 35  la 

livre 73/itti4s 

2 4 avril  : à luy,  pour  l’entretien  des  manivelles,  des 
chevilles  et  boulons  des  fonds  et  cotez  des  coursières  de 
la  grande  digue  et  autres  endroits  de  la  dépendance  do 
la  Machine,  pendant  les  six  premiers  mois  1700.  6oott 
3o  janvicr-t  3 novembre  : à Guillaume  Lemperier  , 
pour  la  ferrure  qu’il  a fait  et  fourni  aux  boules  de  piston 
et  clapets  des  corps  de  pompe  des  puisards,  et  sur  la  ri- 
vière, et  autres  ouvrages  (4p.) 584H  6S  6d 

3 juillet  : au  sr  Gervais,  maître  de  forges  à Conciles, 
pour  4o  boëltes  ou  crapaudines  de  fer  de  fonte  qu’il  a 
livré  pour  mettre  sous  les  pivots  des  croix  de  la  Machine. 

s85« 

24  avril-  1 8 septembre  : à François  Noël,  serrurier, 
parfait  payement  de  3 3 53 3^6*  nd,  y compris  1 609*+ 1 3S  7d 
qui  luy  sont  déduits  pour  le  prix  du  vieux  fer  qu’il  a reçu 
du  magasin  de  la  Machine , à quoy  montent  les  ouvrages 
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de  serrurerie  qu’il  a faits  à la  Machine  depuis  1 683  jus- 
qu’en 1687  (4  p.) 1673^12’  7d 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 1 1 877^  1 3*  id 

MENUISERIE. 

16  janvier  : à Toussaint  Michel,  pour  3oo  boules  de 
piston  et  8 tampons  de  bois  de  charme  qu’il  a livré  poul- 
ies corps  de  pompe  des  puisards  en  1700...  a6ttti6s 

1 7 juillet  : à luy,  pour  23o  houles  de  piston  et  5 tam- 
pons de  charme  livrez  en  la  présente  année..  1 99^  i5s 
Somme  de  ce  chapitre 4 6 1 tl  1 1 3 

vitrerie. 

27  novembre  : à Paul  Cossette,  vitrier,  pour  les  ou- 
vrages et  réparations  de  vitres  et  de  peinture  qu’il  a faits 
aux  portes  et  croisées  des  bâtiments  de  la  Machine  pen- 
dant 1701 219^  4S 

plomberie. 

i3  février-  1 3 mars  : à Jacques  Lucas,  plombier,  pour 
les  plombs  qu’il  a livrez  pour  la  réparation  et  rétablisse- 
ment des  bâches  dans  les  puisards,  pendant  l’année  der- 
nière 1700  ( 3 p.). 1 172^  1 2S  4d 

PAVÉ. 

37  février  : à Louis  Regnouf,  paveur,  pour  les  ou- 
vrages et  rép-arations  de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance de  la  Machine  en  1700 8g3tt  7“  5d 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

i3  février- 1 3 novembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fon- 
deur, pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  cuivres  des  équi- 
pages des  puisards  de  la  Machine  et  sur  la  rivière , pen- 
dant le  dernier  quartier  1700  et  les  trois  premiers  1701 
(/1  p.) i4oott 

DIVERSES  DÉPENSES. 

19  juin- 17  juillet  : à Jean  Gautier,  charbonnier, 
pour  47  muids  de  charbon  de  bois  qu’il  a livré  pour  les 
ouvrages  et  réparations  de  plomberie  de  la  Machine, 
à 3tt  ios  le  muid  (2  p.) i64Hios 

16  janvier- 27  novembre  : à François  Renault,  chan- 
delier, pour  la  chandelle  et  pots  à brûler  qu’il  a livrez  à 
la  Machine  pendant  les  quatre  derniers  mois  1700  et  les 
dix  premiers  1701  (4  p.) 1176**  19* 

3o  janvier  : à Estienne  Langlois,  cordier,  pour  les 
cordages,  seaux,  balais,  lanternes,  doux  et  autres  uslen- 
cils  qu’il  a fourni  pour  les  équipages  des  puisards  et  autres 
utilitezde  la  Machine  pendant  l’année  1700.  4 3 att  2S  gd 


2 janvier  : à Pierre  Picolier,  compagnon  charpen- 
tier, pour  un  voyage  qu’il  a fait  dans  la  forest  de  Ha- 

zay,  pour  choisir  des  bois  pour  la  Machine 3ott 

A Nicolas  Hémont,  pour  la  voilure  par  eau  qu’il  a fait, 
du  port  de  Lieux  à la  Machine,  de  60  toises  courantes  de. 
bois  de  chêne  pour  faire  des  tambours  pour  les  tuiaux 

de  la  Machine 45tt 

22  may  : à luy,  pour  deux  nacelles  qu’il  a raccom- 
modées pour  l’usage  de  la  Machine 3ott 

3o  janvier  : à Jean  Hémont,  pour  le  loyer  du  moulin 
de  Bougival,  occupé  par  l’alèzement  des  corps  de  pompe 
de  la  Machine  pendant  les  années  1 699  et  1700..  4ott 
i3  février  : à François  Legueux,  forgeron,  qui  a fait 
un  effort  en  travaillant  dans  les  puisards , pour  luy  avoir 

un  bandage 3ott 

27  février  : à Antoine  Hémont,  pescheur,  pour  une  na- 
celle qu’il  a acheptée  à Paris  pour  remplacer  celle  qui 
servoil  à la  Machine,  que  l’on  a envoyée  dans  l’étang  du 
Trou  d’Enfer 37tt 

1 3 mars  : à Pierre  Dtjval  , pour  quatre  journées  d’une 

voiture  qui  a mené  des  bois  de  charpente  dans  la  plaine 
au-dessous  du  puisard  captfrieur,  pour  la  réparation  de 
la  Machine ^4^ 

A Nicolas  Jouan,  pour  5i  aunes  de  coutil  qu’il  a livré 
pour  calfeutrer  et  réparer  les  joins  des  bâches  dans  les 

puisards  de  la  Machine 4ott  161 

27  mars -8  may  : à Jean  Lespine,  pour  le  transport 
des  immondices  qu’il  a tirées  du  fonds  des  haches  des 
puisards  et  du  moilon  qu’il  a voiture  sur  les  aqueducs  et 

pour  le  réservoir  à mi-côte  (2  p.) 66tt 

A Maurice  et  Jacques  Hémont,  pescheurs,  pour  avoir 
plongé  pour  fermer  une  soupape  du  réservoir  de  Lu- 
cienne  ao« 

10  avril  : à la  veuve  Charles  Jumel,  pour  quatre  mois 
de  service  que  feu  son  mari  a rendu  aux  travaux  de  la 

Machine  en  1699 i5ott 

10  avril  : à Pierre  Le  Brun  et  François  Baranger, 
pour  200  toises  de  vieux  tuiaux  de  fer  de  fonte  qu’ils 
ont  ramassez  en  plusieurs  endroits  de  la  Machine  et  qu’ils 
ont  transporté  au  port  sur  le  bord  de  la  rivière..  . . 24tt 
19  juin  : à la  veuve  et  héritiers  de  Pierre  Diftin, 
garde  au  regard  du  Jongleur,  2 0 0tt,  tant  pour  80  toises 
de  planches  et  quatre  solives  en  poteaux  et  chevrons 
qu’il  a fourni  pour  faire  des  apcnlis  dans  la  cour  et  autres 
endroits  dépendons  du  regard  et  autres  dépenses  , que 
par  gratification  en  considération  de  ses  services.  200^ 

1 4 aoust  : à Ciiaillot,  marinier,  pour  quatre  na 

celles  qu’il  a livrées,  tant  pour  la  Machine  que  pour  les. 
pièces  d’eau  de  Marly 81“ 
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18  septembre  : à Charles  Mezillier,  vanier,  pour  pa- 
niers à pompe  et  autres  ouvrages 26**  19’ 

18  septembre- 3o  octobre  : à Adrien  Bienvenu,  voitu- 
rier, pour  dix-huit  journées  d’une  voiture  à quatre  che- 
vaux qu’il  a employée  à voiturcr  les  plombs  et  bois  qui 
estoient  sur  le  bord  de  l’eau  au  magasin  de  la  Machine 

( a p.) 1 8o** 

a octobre  : à Antoine  IIémont,  pour  avoir  coupé  les 
joncs  et  les  mauvaises  herbes  dans  le  canal  de  la  rivière 

de  la  Machine i o3** 

A Pierre  Duval,  pour  5 journées  1/2  d’une  voiture  à 
deux  chevaux  qu’il  a employée  à voiturer  les  équipages  et 

matériaux  de  la  Machine 33** 

1 3 novembre  : à Henry  Lefebvre  , pour  les  bois  de 
charpente  et  aubes  de  roues  qu’il  a pêchées  au-dessous 
de  la  Machine,  ayant  esté  emportées  par  les  grandes 


eaux 3 1 1+  4S 

Somme  de  ce  chapitre 2965**  1 os  9d 


JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  LA  MACHINE. 

3 janvier- 27  novembre  : aux  charpentiers,  serruriers 
et  autres  ouvriers  qui  ont  travaillé  à l’entretien  de  la 
Machine  depuis  le  mois  de  décembre  1700  jusqu’au  mois 

de  novembre  1701  (sA  p.) i265o**  i5s  iod 

2 janvier  : à ceux  qui  ont  travaillé  à rétablir  et  net- 
toyer l’aqueduc  de  La  Selle  à la  Machine 3 j 6+t  g* 

3o  janvier- 27  novembre  : aux  charpentiers  qui  ont 
entretenu  la  Machine  au  lieu  des  entrepreneurs,  depuis 
le  5 janvier  jusqu’au  1 1 novembre  (22  p.).  3 A A 3**  1 6!  8d 
Somme  de  ce  chapitre 16A  1 1**  is  6d 

CHÂTEAU  DE  FONTAINEBLEAU. 

MAÇONNERIE. 

9 janvier- 27  novembre  : à Jacques  Varignon,  entre- 
preneur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a 
laits  au  bâtiment  neuf  et  en  la  dépendance  du  château  de 

Fontainebleau  (2 1 p.) 89000** 

3-17  juillet  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  à l’apartement  de  Monsieur  le  Duc  (2  p.).  . 

3ooo** 

16  janvier- 17  avril  : à Jean  Paully,  entrepreneur, 
parfait  payement  de  1 332  1*1  is  1 id,  à cjuoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 

château  de  Fontainebleau  en  1700  (7  p.) 

5Ae  1*+  is  1 id 

22  may-3o  octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  la  présente  année  (11  p.) 9000** 

Somme  de  ce  chapitre. ..  106A2 1**  15  1 id 


OUVRAGES  DE  TERRASSES. 

i3  février  : à Julien  Poinsart,  parfait  payement  de 
5oi5**,  à quoy  montent  les  roches  qu’il  a cassées  pour 
faire  de  nouvelles  routtes  dans  la  forest  de  Fontainebleau 
7 1 5** 

22  may-25  septembre  : à luy,  sur  les  routtes  qu’il 

fait  dans  les  rochers  de  lad.  forest  (5  p.) n5ott 

8 may  : à Nicolas  Martin  , terrassier,  parfait  payement 
de  Aoo**,  à quoy  monte  le  rétablissement  qu’il  a fait  aux 

routtes  de  quatre  pieds  dans  la  forest 5o** 

2 janvier- 27  mars  : à Simon,  terrassier,  parfait  paye- 
ment de  3gi  1**  1 15  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
terrasse  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Fon- 
tainebleau, en  1700  (3  p.) 91 1 tt  1 is  6d 

i3  mars- 17  avril  : à luy,  parfait  payement  de 
A65A**  105,  à quoy  montent  les  routtes  qu’il  a faites  dans 
la  forest  de  Fontainebleau  en  1700  (3  p.)..  i65A**  ios 

23  may -27  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pen- 
dant la  présente  année  (10  p.) 335o** 

i6-3o  janvier  : à Gabriel  Desbouts,  jardinier,  par- 
fait payement  de  1021**,  à quoy  monte  la  charmille  qu’il 
a plantée  dans  le  jardin  des  Pins  au  château  de  Fontai- 
nebleau (2p.) 371*1 

3o  janvier  : à Louis  Desbouts,  jardinier,  parfait  paye- 
ment de  255o*+,  à quoy  monte  la  charmille  qu’il  a plantée 
dans  le  parc  et  jardin  dud.  château  en  1699  et  1700.  . 

8oo** 

Somme  de  ce  chapitre 8902+*  i‘  Gd 

CHARPENTERIE. 

i6-3o  janvier  : à Berrurier,  charpentier,  parfait 

payement  de  807**  1 8S,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
charpenterie  qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau  en 

1700  (2  p.).. A 5>7**  i8s 

22  may-25  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux 
palis  et  parquets  de  la  forest  de  Fontainebleau  (3!  p.).  . 

900** 

13-27  mars:  à de  Longe,  charpentier,  parfait  paye- 
ment de  1.529**  12’  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
charpenterie  qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau  en 

1700  (2  p.) A19**  12°  6d 

22  may- 27  novembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  (6  p.) 2100** 

27  mars- 3 1 juillet  : à Bonnaventure  Mortillon, 
charpentier,  sur  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits 
au  château  de  Fontainebleau  en  1700  (A  p.).  . i5oo** 
27  février -2  octobre:  à Jean-Jacques  Aubert,  char- 
pentier, pour  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits 
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aux  nouveaux  bâtimens  dud.  château  et  pour  ie  rempla- 
cement des  poutres  deffectueuses  (i5  p.) a36oott 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 28977^  105  6d 

COUVERTURE. 

16  janvier- 37  mars  : à Jacques  Grognet,  couvreur, 
parfait  payement  de  58oH  4\  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  couverture  qu’il  a faits  aud.  château  pendant 

1 700  (2  p.) 38ott  4“ 

33  may-s5  septembre  : à luy,  à compte  de  scs  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  (3p.) 8oott 

5 juin- 18  septembre  : à Gilles  Charuel,  couvreur, 
à compte  de  la  couverture  qu’il  fait  au  bâtiment  neuf 
(6  p.).. . 33oott 

Somme  de  ce  chapitre 4â8oti  4S 

menuiserie. 

18  septembre  : à Louis  Nivet,  menuisier,  sur  la  me- 
nuiserie qu’il  fait  au  château  de  Fontainebleau.  . 200N 
A Barois  le  père,  menuisier,  à compte  de  ses  ou- 
vrages  i5ott 

18  septembre  - 2 octobre  : à Barois  le  fils,  menuisier, 
à compte  de  ses  ouvrages  (2  p.) 3oott 

2 janvier- 3o  octobre  : à Thomas  Sauret,  menuisier, 

sur  la  menuiserie  qu’il  a fait  aud.  château  de  Fontaine- 
bleau en  1700  et  1701  (i3  p.) 8300^ 

i3  mars  : à Laurens  Rocukbois,  menuisier,  pour  la 
menuiserie  du  tabernacle  qu’il  a fait  pour  la  paroisse  de 

Fontainebleau!  en  1700 i8ott 

i3  février  -27  novembre  : à Antoine  Rivet,  menuisier, 
sur  la  menuiserie  qu’il  fait  au  nouveau  bâtiment  de  Fon- 
tainebleau (18  p.) 27700^ 

3 juillet  : à luy,  pour  le  parquet  qu’il  a fait  dans  les 

antichambres  du  Roy  et  apartement  de  Monsieur  le  Duc 
au  château,  en  1701 1 &7 7^ 

5 juin- 2 octobre  : à Thomas  Boutrot,  menuisier,  sur 
la  menuiserie  qu’il  fait  en  l’apartement  de  Monsieur  le 

Duc,  au  château  de  Fontainebleau  (6  p.) i4oott 

Somme  de  ce  chapitre 897 07^  is  8d 

serrurerie. 

16  janvier  - i5  septembre  : à Jacques-Philippe  Rossi- 
gnol, serrurier,  sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a 

faits  aud.  château  en  1700  et  1701  (9  p.) 2 45ott 

i3  mars- 27  novembre  : à Thomas  Vallerand,  serru- 
rier, sur  la  serrurerie  qu’il  fait  au  bâtiment  neuf  du 

château  de  Fontainebleau  (i5  p.) i23ooN 

2 5 septembre  : aux  nommez  Fordrin  et  Caffin,  ser- 
ruriers, sur  la  rampe  de  fer  qu’ils  font  au  bâtiment 


neuf  de  la  cour  de  la  conciergerie  du  château  de  Fon- 


tainebleau  3oott 

Somme  de  ce  chapitre i5o5ott 


vitrerie. 

8 may-3  octobre  : à la  veuve  Tisserand,  vitrier,  sur 
les  ouvrages  de  vitrerie  qu’elle  a fait  faire  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Fontainebleau  en  1700  et  1701 
(9  p.) 2250*1 

plomberie. 

i3  février  : à Jacques  Lucas,  plombier,  pour  ses  ou- 
vrages de  plomberie  en  la  dépendance  du  château  de 

Fontainebleau  en  1699 gitt  7 s (V1 

A luy,  pour  sesd.  ouvrages  pendant  l’année  1700..  . . 

44att  16* 

28  aoust  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  plomberie  au 


nouveau  bâtiment  dud.  château 5ooH 

Somme  de  ce  chapitre io34tt  3S  6d 


PEINTURE. 

17  juillet- 3 5 septembre  : à Louis  Dubois,  peintre, 
sur  la  grosse  peinture  qu’il  fait  au  nouveau  bâtiment  du 

château  de  Fontainebleau  (4p.) iâoott 

17  juillet  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  fait  en  la  dé- 
pendance dud.  château soott 

i4  aoust-3o  octobre  : à Roulogne  le  jeune,  peintre, 
sur  deux  tableaux  qu’il  fait  pour  la  gallerie  de  Fran- 
çois Ier  ( 2 p.) 8ooH 

A Poerson,  peintre,  sur  deux  tableaux  qu’il  fait  pour 

la  chapelle  du  château  (2  p.) 6oott 

28  aoust-sS  septembre  : à luy  et  Vernansal,  pour  le 
rétablissement  des  peintures  du  château  (2  p.)..  io5ott 
Somme  de  ce  chapitre 4o5ott 

DORURE. 

2 janvier  : à Paul  Dufaux,  doreur,  pour  les  ouvrages 
de  dorure  qu’il  a fait  au  tabernacle  pour  la  parroisse  de 

Fontainebleau 3 3 3tti5’ 

38  aoust  : à luy,  sur  la  dorure  qu’il  fait  en  la  dépen- 
dance dud.  château 200(t 

Somme  de  ce  chapitre 42  3^  i5‘ 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

i4  aoust- 25  septembre  : à Guillaume  Sautray,  fon- 
deur, sur  l’aigle  qu’il  fait  pour  la  parroisse  de  Fontaine- 
bleau (2p.) 5oott 

SCULPTURE. 

38  aoust  : à Jules  Dugoulon,  Marin  Relan,  Pierre 
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Taupin  et  André  Le  Goüpil,  sculpteurs,  sur  la  sculpture 
en  bois  qu’ils  font  and.  cbâteau aoott 

MARBRERIE. 

t4  aoust-i5  septembre  : à Charles  Tarlé,  marbrier, 
sur  les  chambranles  de  marbre  et  de  pierre  qu’il  a faits 
et  posez  au  bâtiment  neuf  de  la  cour  de  la  Conciergerie 
(3  p.) i8oott 

PAVÉ. 

i3  mars- 8 mai  : à Etienne  Marchand,  paveur,  par- 
fait payement  de  1 1 66**  1 1“,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  pavé  qu’il  a faits,  en  1700,  en  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Fontainebleau  (a  p.) 2A6**  115 

17  avril- a octobre:  à luy,  sur  les  ouvrages  de  pavé 

qu’il  a fait  en  la  dépendance  du  cbâteau  et  au  bâtiment 
neuf  en  1701  (10  p.) 385o** 

Somme  de  ce  chapitre 4og6**  115 

ENTRETENNEMENS. 

i3  février  : au  sr  La  Tour  , parfait  payement  de 
/1 1 gtt  is  âd,  à quoy  montent  les  planchers  qu’il  a fait 
mettre  en  couleur  et  frotter  au  château  de  Fontaine- 
bleau, en  1700 2ig**is4d 

18  septembre- a octobre  : à luy,  sur  lesd.  ouvrages 

pendant  la  présente  année  (a  p.) 6oott 

3o  janvier  : à Rebours,  dit  LabrIe,  pour  l’entretien 
des  rouîtes  de  la  foresl  de  Fontainebleau  pendant  les 

trois  derniers  mois  1700 200** 

5 juin- 18  juillet  : à luy,  pour  ses  gages  en  qualité 
de  garde  desd.  routtes  pendant  les  deux  premiers  quar- 
tiers 1701  (2p.) i5o** 

00  janvier-  18  juillet  : à luy,  pour  ses  gages  en  qua- 
lité de  garde  des  parquets  des  plaines  de  Fontainebleau 
pendant  le  dernier  quartier  1700  et  les  deux  premiers 

1701  (3  p.) 525** 

A luy,  pour  ses  gages  comme  garde  des  palis,  pendant 

le  même  temps  (3p.) 2 2 5** 

3o  janvier-a  octobre:  à Simon,  pour  l’entretien  des 
palis  des  sept  parquets  des  plaines  des  environs  de  Fon- 
tainebleau, pendant  le  même  temps  (3  p.) 85** 

3o  janvier -1  8 juillet:  à Couturier,  pour  l’entretien  de 
toutes  les  conduites  de  fer,  tant  du  dedans  que  du  dehors 
du  parc  de  Fontainebleau,  et  des  conduites  de  grais  de- 
puis Samois  et  la  Madelaine  jusqu’au  haut  du  pavé  des 
Basses-Loges,  pendant  le  même  temps  (3  p.).  . . . 3oo** 
A Gitton  et  Laglaine,  pour  l’entretien  du  labour,  fu- 
mage et  semage  des  parquets  des  environs  de  Fontaine- 
bleau, pendant  le  même  temps  (a  p.) 5 10** 


A Simon  Courcelles,  pour  le  nelloyement  dos  cours 
des  fontaines  du  donjon  et  autres,  pendant  le  même 

temps  (2p.) i38**  10’ 

A Nicolas  Martin,  pour  le  nettoyement  et  entretien 
des  fossez,  pendant  le  même  temps  (a  p.).  . . . 37**  101 
Au  sr  d’Hervaux,  pour  l’entretien  et  nettoyement  des 
offices  de  la  cour  du  Cheval  blanc,  des  héronnières  et 
autres  du  château,  pendant  le  même  temps  (a  p.).  . . 

1 44** 

18  juillet  : à Simon  et  Chassenan,  pour  l’entretien  des 
routtes  tant  anciennes  que  nouvelles,  pendant  les  deux 


premiers  quartiers  1701 5oo** 

Somme  de  ce  chapitre 3634**  is  Ad 


DIVERSES  DÉPENSES. 

17  juillet  : à Labrik,  pour  le  bled  qu’il  a fourni  pour 
la  nouriture  des  perdrix  et  faisans  des  parquets  de  Fon- 
tainebleau pendant  une  année 548** 

i4  aoust  : à Bouriau,  voiturier,  pour  onze  voilures 
qu’il  a faites  de  Paris  à Fontainebleau  pour  porter  les 

chambranles  du  bâtiment  neuf 368**  10’ 

38  aoust:  aux  habitons  de  Fontainebleau  et  d’Avon , 
pour  les  terres  qu’ils  ont  ensemencées  aux  environs  de 
Fontainebleau  en  i6gg,  et  recueillies  en  1700.  4io**  5’ 
3o  octobre  : à Mr  le  marquis  de  Saint-Herent,  pour  ce 
qu’il  a payé  pour  la  nouriture  des  perdrix  et  faisans  des 
parquets  des  environs  de  Fontainebleau,  en  1701..... 

676**  18’ 

A Jean  Varis,  ramonneur,  pour  44a  cheminées  qu’il 
a ramonné  en  la  dépendance  dud.  château..  . i54**  1 A1 
Somme  de  ce  chapitre ig56**  7’ 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  FONTAINEBLEAU. 

2 janvier- 27  novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  dans  le  parc  et  autres  endroits 
de  la  dépendance  du  château  de  Fontainebleau,  pour 
leurs  journées  et  menues  dépenses  depuis  le  ao  no- 
vembre 1700  jusqu’au  îg  novembre  1701  (ig  p.) 

82ga**  oa  8d 

17  avril  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  les  glacières 


du  château  et  autres  menues  dépenses 382**  i* 

Somme  de  ce  chapitre 8576*1  i‘  8d 


CHÂTEAU  DE  CHAMBORD. 

MAÇONNERIE. 

6 février  : à Mathieu  Lâchant,  entrepreneur,  parfait 
payement  de  Ago**  g’,  à quoy  montent  les  ouvrages  et 
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réparations  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  château  de 
Chambord  et  ses  dépendances  pendant  i 700. . 28ott  g’ 
A luy,  parfait  payement  de  1609N  3S  4d,  à quoy 
montent  les  rétablissements  qu’il  a faits  aux  brèches  des 
murs  de  clôture  du  parc  de  Chambord  en  lad.  année 

dernière 209**  3S  4d 

6 février- 3o  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  qu’il  a 
fait  des  ouvrages  de  maçonnerie  du  château  de  Cham- 
bord et  dépendances  pendant  le  dernier  quartier  1700 

et  les  trois  premiers  1701  (4p.) 2oott 

2Ô  avril-18  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
maçonnerie  et  remuemens  de  terre  en  divers  endroits  de 
la  dépendance  du  château,  en  1701  (4  p.). . . . i3oott 
Somme  de  ce  chapitre 1989^  12’ 

OUVRAGES  DE  TERRASSES. 

i3  mars  •:  à Jacques  Aubin  et  au  nommé  Dublanc, 
entrepreneurs,  à compte  des  ouvrages  de  terrasse  qu’ils 
ont  faits  au  canal  du  château  de  Chambord  en  i685  et 
1686 , 6ooott 

CH  ARPENTER  IE. 

6 février  : à la  veuve  Bouret  et  au  nommé  Dino- 
cheau,  charpentier,  parfait  payement  de  4i3tt5’7d,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations  de  charpente- 
rie qu’ils  ont  faits  au  château  de  Chambord  et  ses  dé- 
pendances en  l’année  dernière  1700 ii3tt5s7d 

6 février- 3o  octobre  : à eux,  pour  l’entretien  des  ou- 
vrages de  charpenterie  dud.  château  et  des  faisanderies 
et  remises  à gibier  pendant  le  dernier  quartier  1700  et 

les  trois  premiers  1701  (4  p.), 3oott 

24  avril -26  juin  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  de  char- 
penterie au  château  et  palis  des  faisanderies  pendant  1701 
(2  p.) 5oott 

Somme  de  ce  chapitre. 91 3tt  5*  7d 

couverture. 

6 février  : à Philbert  Lhost,  couvreur,  parfait  paye- 
ment de  5 4 3 H 123  9d,  y compris  120^  qui  lui  sont  de- 
duitz  pour  les  vingt  toises  de  couverture  d’ardoise  neuve 
qui  doivent  être  faites  chaque  année  suivant  son  mar- 
ché d’entretien,  pour  les  ouvrages  de  couverture  faits  au 

château  et  dépendances  en  1700 322tt  12“  9d 

6 février- 3o  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  des  cou- 
vertures dud.  château  pendant  le  dernier  quartier  1700 

et  les  trois  premiers  1701  (4p.) 6iott 

Somme  de  ce  chapitre g32tt  ia”9d 

comptes  des  bâtiments.  — iv. 


MENUISERIE. 

6 février  : à Louis  Lerond,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  2 5itt  t5  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Chambord  pendant  l’année  dernière ioitt  is  6d 

6 février- 3o  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  de  la 
menuiserie  dud.  château  et  dépendances  pendant  le  der- 
nier quartier  de  1700  et  les  trois  premiers  de  1701 

(à  p.) i4ott 

26  juin-  18  septembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  et  ré- 
parations de  menuiserie  qu’il  a faits  aud.  château  pendant 

la  présente  année  (2p.) 2iott 

Somme  de  ce  chapitre. ......  45itt  i'  6d 

SERRURERIE. 

6 février  : à Clément  Beaujuan,  serrurier,  parfait 
payement  de  724^  i5“,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de  Chambord  et  dé- 
pendances pendant  l’année  dernière  1700..  . 424tt  i5* 
6 février- 3o  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  qu’il  a 
fait  de  la  serrurerie  dud.  château  pendant  le  dernier 
quartier  1700  et  les  trois  premiers  1701  (4p.).  200^ 
26  juin  - 1 8 septembre  : â luy,  sur  les  ouvrages  et  ré- 
parations de  serrurerie  qu’il  a faits  aud.  château  en  la 


présente  année  1701  (2p.) 4oott 

Somme  de  ce  chapitre 1024^  i5s 


vitrerie. 

6 février  : à Claude  Dezairs,  vitrier,  parfait  paye- 
ment de  226^  35  7d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  vi- 
trerie et  grosse  peinture  qu’il  a faits  au  château  de  Cham- 
bord et  dépendances  en  1700. i66tt  3S  7d 

6 février  - 3o  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  des  vitres 
dud.  château  pendant  le  dernier  quartier  1700  et  les 

trois  premiers  1701  (4  p.) i20tt 

26  juin  : à luy,  sur  ses  réparations  de  vitrerie  et 

grosse  peinture  en  1701.  , , ioott 

Somme  de  ce  chapitre . 386H  3’  7d 

PAVÉ. 

6 février  : à Mathieu  Lâchant,  entrepreneur,  parfait 
payement  de  4i5tt  4S  7d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  pavé  qu’il  a faits  à Chambord  pendant  l’année  der- 
nière, déduction  faite  de  35^  pour  10  toises  cube  de 
moilon  qu’il  a pris  sur  les  carrières  de  la  chaussée 

Le  Comte  pour  tailler  du  pavé i8oH  4S  7d 

6 février- 3o  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  du  pavé 
et  neltoyement  des  herbes  des  cours  de  la  dépendance 

5o 

IMPRIMERIE  NÀTIOKALE. 
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dud.  château  pendant  le  dernier  quartier  1700  et  les 


trois  premiers  1701  (4  p.) 200++ 

26  juin  : à luy,  sur  les  réparations  de  pavé  qu’il  a 

faites  en  1701 i5o++ 

Somme  de  ce  chapitre 53o++  4'  7d 

DIVERSES  DÉPENSES. 


6 février  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé , à la  journée 
du  Roy,  au  château  de  Chambord,  lorsque  le  rov  d’Es- 
pagne et  Messeigneurs  les  Princes  y ont  passé,  pour  leurs 
journées,  et  autres  menues  dépenses  faites  du  99  no- 
vembre au  3o  décembre  1700 67++  195 

98  avril  : à ceux  qui  ont  serré  la  glace  et  travaillé  à 

divers  autres  ouvrages 37a*1  2S  6d 

6 février  : au  sr  Ciiuppin,  contrôleur  à Chambord,  pour 
menues  dépenses  faites  aud.  château  en  1700.  4o++  1 15 
6 février- ao  octobre  : au  sr  de  Bellefond,  concierge 
dud.  château,  pour  le  soin  qu’il  a eu  de  monter  l’hor- 
loge d’iceluy  pendant  le  dernier  quartier  1700  et  les 

trois  premiers  1701  (4p.) 5o++ 

96  juin  : à Faury,  scieur  de  long,  pour  les  bois  qu’il 
a débitez  pour  led.  château  et  dépendances.  . . 70++  195 
Somme  de  ce  chapitre 601++ 1 is  6d 

MEUDON. 

MAÇONNERIE. 

3o  janvier- 27  novembre  : à Maurice  Gabriel  et 
Pierre-Nicolas  Delépine,  entrepreneurs,  sur  les  ma- 
thériaux  qu’ils  font  arriver  pour  la  chapelle  de  Meudon 

(20  p.) 567001+ 

8 may  : à eux,  pour  les  abatis  et  démolitions  qui  ont 
esté  faits  à lad.  chapelle  au  sujet  des  changements  ordon- 
nez pour  la  plus  grande  perfection  et  solidité  de  l’ou- 
vrage  , 1793++  i3s  4d  | 

3o  octobre- i4  novembre  : à eux,  pour  avoir  déposé  ! 
cl  reposé  la  partie  du  balustre  à gauche  et  à droite  au 
bout  du  grand  parterre,  en  face  du  château  de  Meudon, 
et  avoir  fourni  toutes  les  pierres  et  matériaux  nécessaires 
pour  lad.  réparation  à la  place  de  ceux  qui  étaient  def- 

feciueux  (9  p.) 600++ 

37  février- 27  novembre  : à Blanchard,  entrepreneur, 
à compte  des  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie  qu’il 
a fait  aux  dépendances  du  château  de  Meudon  en  1700 

et  1701 2006+1  2 5 6d 

Somme  de  ce  chapitre..  . 61029++  i5s  iod 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

10  avril- 16  octobre:  à Eugène  Blondeau,  terrassier,  ; 


sur  les  terres  qu’il  a remuées  dans  les  jardins  bas  de  Meu- 
don en  1698  et  1699  (3  p.) 470++ 

i3  février  : à Jacques  Thuret,  jardinier  de  Gaillon , 
pour  les  ouvrages  de  jardinage  qu’il  a faits  aux  jardins 

de  Meudon  et  de  Ghaville  en  1700  et  1701 4 1 ++ 

2 janvier- 1 3 février  : à Garnier,  jardinier,  pour  les 
ouvrages  de  gazon  qu’il  a faits  dans  les  jardins  de  Meu- 
don et  à la  rempe  à gauche  le  long  de  la  pelouse  au- 
dessous  de  l’orangerie  (2p.) 112++  17’ 

2 janvier  : à Charles  Janson,  jardinier,  parfait  paye- 

ment de  84 0++  7’  101,  à quoy  montent  les  plants  et  trans- 
ports de  terre  qu’il  a faits  à la  fontaine  de  l’Ârlelon  dans 
les  jardins  de  Meudon 280++  7’  iod 

16  janvier- 27  mars  : à luy,  pour  les  palissades  qu’il 
a plantées  à la  fontaine  de  l’Artelon  et  les  terres  qu’il  a 
transportées  dans  l’allée  de  Vilbon  aux  jardins  hauts  do 

Meudon  (5  p.) 766++  i5s 

io-25  avril  : à luy,  pour  le  régalement  et  le  sable 
qu’il  a fait  porter  dans  les  bois  de  Courgueux  dans  le 

jardin  bas  de  Meudon  (2p.) 4oo++ 

8 may-  19  juin  : à luy,  pour  le  sable  qu’il  a fait  por- 
ter dans  les  allées  des  cloîtres  des  jardins  hauts  de  Meu- 
don (2  p. ) 4oi++  7* 

22  may  : à luy,  pour  avoir  pioché  et  battu  le  mai!  de 

Meudon 2 3o+* 

5 juin  : à luy,  pour  le  treillage  de  perche  qu’il  a fait 
aux  environs  du  pavillon  de  la  Bertizette,  dans  le  parc  de 

Chaville 1 32++  ios 

94  avril  : à Louis  Fiat,  fontainier,  sur  les  réparations 
qu’il  a faites  aux  pierrées  et  rigolles  des  étangs  de  Che- 
ville  100" 

3 janvier  : à La  Tronce,  terrassier,  parfait  payement 
de  1490++  i6s8d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  re- 
muementde  terre  etnutres  qu’il  a faitsà  Meudon.  44o++  i6s 

3o  janvier- 3 juillet  : à luy,  sur  les  démolitions  et 
transport  de  terre  qu’il  fait  dans  la  pelite  cour  de  la  cha- 
pelle de  Meudon , les  bonnes  terres  de  l’allée  du  Vertu- 
gadin,  le  comblement  dans  le  parc  de  Chaville  et  la 
démolition  du  parterre  du  pont  dans  les  jardins  de 

Meudon  (7  p.) i3oo++ 

22  may  : à luy,  pour  avoir  battu  la  recoupe  des  allées 

du  grand  parterre  en  face  du  château  de  Meudon 

203++  101 

19  juin- 3 1 juillet  : à luy,  pour  les  sables  qu’il  a voi- 
turés  à la  nouvelle  fontaine  et  autres  ouvrages  de  jardi- 
nage (2p.) 344++ 1 4* 

16  octobre- 27  novembre  : à luy  et  Salmon,  pour 
réparations  aux  bassins  et  réservoirs,  et  transport  des  gra- 
vois  et  immondices  qu’ils  ont  fait  enlever  dans  la  cour  du 
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château  et  aux  environs  de  la  chapelle , et  autres  ouvrages  j 


de  terrasse  (3  p. ).  . . . 327^  5“ 

Somme  de  ce  chapitre 555  is  iod 


CONDUITES  DE  FER  ET  DE  GRAIS. 

3o  janvier- 28  aoust  : à Louis- François  Pollard, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  de  toutes  les  conduites  des 
fontaines  de  Meudon,  tant  dedans  que  dehors  le  parc, 
pendant  le  dernier  quartier  1700  et  les  deux  premiers 

1701  (3  p.) 225ott 

3o  janvier  : à luy,  pour  l’entretien  des  rigolies  qui 
servent  à conduire  et  à amasser  les  eaux  dans  les  étangs 
de  Meudon,  pendant  les  six  derniers  mois  1700.  i5ott 
Somme  de  ce  chapitre 2 4oott 

CHARPENTERIE. 

6 février- 1 3 novembre  : à Jean  Mallet,  charpen- 
tier, pour  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  à la 
chapelle  et  au  château  de  Meudon  (8  p.) 44oott 

COUVERTURE. 

10  avril- 17  juillet  : à Jacques  Le  Long,  couvreur, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  couvertures  de  Meudon  et 
de  Chaville  pendant  les  six  derniers  mois  1700  et  les 

trois  premiers  1701  (2  p.) 8n5tt 

3o  octobre  : à luy,  à compte  des  couvertures  d’ar- 
doise qu’il  fait  à la  chapelle  de  Meudon 5oott 

Somme  de  ce  chapitre i32  5tt 

MENUISERIE. 

n janvier- 1 3 février  : à Antoine  Rivet,  menuisier, 
parfait  payement  de  12  5o Att  i5s  2d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de  Meu- 
don en  1700  (2  p.) iooâtt  i5s  2d 

27  novembre  : à luy,  pour  cinq  dessus  de  portes  qu’il  a 
faits  pour  l’apartement de  Monseigneur  à Meudon.  i8ott 
10  avril  : à Chauvin,  menuisier,  pour  un  banc  qu’il  a 

fait  pour  la  fontaine  de  l’Arlelon 55tt 

16  septembre- 27  novembre  : à Jean  D en  elle,  me- 
nuisier, sur  les  vieilles  menuiseries  qu’il  fait  servir  et 
reposer  aux  apartemcns  de  la  grotte  de  Meudon  (A  p.), 

75ott 

i3  mars  : à Cartel,  menuisier,  parfait  payement  de* 
208  iN  5S  5d,  à quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations 
de  menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château 


de  Meudon  en  1699  et  1700 . igitt  5S  5d 

10  avril -8  may  : à luy,  pour  ses  ouvrages  pendant 
les  trois  premiers  mois  1701  (2  p.) 336tt  n* 


19  juin- 3 1 juillet  : à luy,  pour  les  caisses  qu’il  a 
faites  pour  l’orangerie  de  Meudon  (3  p.)..  . . 607^  12 
3o  octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages..  i5ott 
27  février-  10  avril  : à Anguier,  menuisier,  sur  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  dans  les  galletas  de 

Meudon  (2  p.) 5oott 

16  janvier- 2 octobre  : à Jean  Tarnot,  menuisier, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  barques  et  chaloupes  des 
estangs  de  Meudon,  pendant  l’année  dernière  1700  et 

les  six  premiers  mois  1701  (2p.) i5ott 

i3  février  : à luy,  parfait  payement  de  99811  rjs  à 
quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a faits  en  la  dépendance 
du  château  pendant  l’année  dernière  1700.  . 268't  7“  4d 
8 may -16  octobre  : à luy,  sur  les  caisses  qu’il  a faites 
pour  l’orangerie  de  Meudon  et  de  Chaville,  et  autres  ou- 
vrages de  menuiserie  pendant  la  présente  année  ( A p.  ) 

Ai7tt  g3  8d 

Somme  de  ce  chapitre A61  o’  7d 

serrurerie. 

16  janvier  : à Pierre  Roger,  serrurier,  sur  les  ou- 
vrages et  réparations  de  serrurerie  qu’il  a faits  à Meudon 

en  1 700 30011 

i3  mars- 10  avril  : à Joseph  Rouillé,  serrurier,  pour 
ses  ouvrages  de  serrurerie  au  moulin  à vent  qui  eslève 

l’eau  dans  le  port  de  Meudon  (3p.) 5i2tt  12“ 

2 janvier  : à Dupuis,  serrurier,  pour  les  ouvrages  et 
réparations  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de 

Meudon  en  1700 77^  5’ 

3o  janvier- 10  avril  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  ser- 
rurerie qu’il  a faits  à la  fontaine  de  l’Arlclon  et  au  mou- 
lin à vent  (3  p.) 3g8H  9“ 

19  juin -27  novembre  : à luy,  sur  la  ferrure  des 
caisses  et  autres  réparations  de  serrurerie  qu’il  fait  pour 

le  château  de  Meudon  (5p.) 465H 

27  mars  : à Gaillard,  serrurier,  à compte  de  la  ser- 
rurerie qu’il  fait  en  la  dépendance  du  château  de  Cha- 
ville  1 Aol* 

2 janvier- 27  février  : à Philippe  Marie,  serrurier, 
pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  à Meudon  et 
à la  fontaine  de  l’Artelon  en  1700  et  1701  (2  p.)  .... 

!97tt  5"  10<l 

i3  mars- 3 1 juillet  : à Dominique  Geoffroy,  serru- 
rier, pour  ouvrages  et  réparations  qu’il  a faits  à Meudon 
(2p.) 65^  a>  bd 

Somme  de  ce  chapitre 21 55*1  1A5  4d 

VITRERIE. 

27  février- 10  avril  : à Pougeois,  vitrier,  sur  les  ou- 


5o. 
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vrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits  au  château 

de  Meudon  en  1700(2  p.) 3oâH  8’  id 

22  may-3o  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  et  répa- 
rations de  vitrerie  à Meudon  et  à Chavillc  en  1701 

(4  p.) 65ott 

Somme  de  ce  chapitre 9 5 P 8’  id 

PLOMBERIE. 

i3  novembre  : à Jacques  Lucas,  plombier,  sur  ses 
ouvrages  à la  chapelle  du  château 4oott 

PAVÉ. 

8 inay-16  octobre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  pour 
les  ouvrages  et  réparations  de  pavé  par  luy  faits  à Meu- 
don et  à Chaville  pendant  les  trois  derniers  mois  de 
l’année  dernière  1700  et  les  six  premiers  de  la  présente 
année  1701  (2  p.) A 1 1 1*  g*  5d 

OUVRAGES  DE  BRONZE. 

2 janvier- 1 3 mars  : à Julien  Lochon,  ébéniste  et 
fondeur,  sur  les  ouvrages  de  bronze  doré  qu’il  a fails 
pour  le  château  de  Meudon  pendant  l’année  dernière 
1700  (3  p.) goott 

peinture. 

27  mars  : au  sr  Boulogne  le  jeune,  peintre,  parfait 
payement  de  i4oott  pour  deux  tableaux  qu’il  a fails  et 

posez  au  château  de  Meudon  en  1700 âoott 

5 juin  : au  sr  Poerson,  peintre,  parfait  payement  de 
700^  pour  le  tableau  qu’il  a fait  et  posé,  représentant 

Salomon îoo11 

Au  sr  Coepel  fils,  autre,  parfait  payement  de  8oott 

pour  le  tableau  qu'il  a fait  et  posé,  représentant  Alceste. 

2 00tl 

2 janvier- 1 3 novembre  : à Estienne  Bourgàult, 
peintre,  pour  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits 
au  château  de  Meudon  en  1700  et  1701  (2  p.)..  5oott 

Somme  de  ce  chapitre 1200^ 

dorure. 

2 octobre- 27  novembre  : aux  nommez  Petit  et 
Choulier,  doreurs,  sur  leurs  ouvrages  de  dorure  au  châ- 
teau de  Meudon  (5  p.) 45oott 

3i  juillet- 16  octobre:  à Guillaume  Desauziers,  do- 
reur, parfait  payement  de  3272^  3’  7d,  à quoy  montent 
les  dorures  qu’il  a faites  au  château  de  Meudon  pendant 


l’année  dernière  1700  (3  p.) 1072^  3S  7d 

Somme  de  ce  chapitre. .....  5572^  3’  7d 


SCULPTURE. 

i3  février-10  avril:  à Jollivet,  sculpteur,  pour  ses 
ouvrages  de  sculpture  en  bois  au  château  de  Meudon 

pendant  l’année  dernière  (a  p.) 5oott 

i3  février  : à Hardy,  sculpteur,  parfait  payement  de 
2.468tt,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  sculpture  en 
plâtre  qu’il  a fails  au  château  de  Meudon  en  1 699  et 

i?00 868tt 

27  mars  : à luy,  pour  les  rocailles  qu’il  a fournies  pour 
les  deux  vases  de  la  fontaine  de  l’Artelon  à Meudon  . . . 

356tt7s6d 

1 6 octobre  : à luy,  pour  avoir  réparé  sur  le  Liane  les 
corniches  de  sculpture  en  plâtre  dans  l’apartement  de 

Madame  la  princesse  de  Conti  à Meudon i64tt 

2 janvier  : aux  nommez  Taupin,  Dugoullon,  Goupil 
et  Bellan,  sculpteurs,  sur  la  sculpture  en  bois  qu’ils  ont 

faite  à Meudon  en  1700 5oott 

3 1 juillet  : à Desjardins  , sculpteur,  pour  la  pose  des 
contrecœurs  de  bronze  du  château  de  Meudon  et  des 
mouleures  de  bronze  qu’il  a faites,  fournies  et  posées  au 

pourtour  desd.  contrecœurs  en  170 1 2 46tt 

i3  mars  : à Spingola,  sculpteur,  parfait  payement  de 
i5g3tt  6!  8d,  à quoy  monte  la  sculpture  en  plâtre  de  la 

corniche  du  salon  de  Meudon 5g3tt  6*  8d 

Somme  de  ce  chapitre  ....  3227*1  i4s  2d 

ENTRETENEMENS  DE  MEUDON  ET  DE  CIIAVILLE. 

3o  janvier  : à Pierre  Renard,  jardinier,  pour  l’en- 
tretien des  parterres  et  orangerie  de  Meudon  pendant 

le  dernier  quartier  1 700 g5o** 

A Antoine  Chevalier,  pour  celuy  des  jardins  bas,  du 
Vertugadin  et  de  l’allée  en  face  du  château  depuis  la 
grille  d’eau  jusqu’au  mur  de  clôture  du  parc.  . . . 82b*1 
A Simon  Loing,  pour  celuy  des  jardins  hauts  et  de 

l’avenue  en  face  du  château 5oo** 

A Eustache  Ragon,  parfait  payement  de  1 3oo**,  à quoy 
monte  l’entretien  qu’il  a fait  des  petites  rouîtes  des  jar- 
dins hauts,  de  la  petite  rivière,  de  la  petite  étoile  de 
l’avant-cour,  de  la  salle  des  maronniers,  des  fossez  du 
château  de  Meudon  et  des  allées  de  communication,  pen- 
dant 1700 îoo** 

A François  Ragon,  pour  l’entretien  du  potager  pen- 
dant led.  dernier  quartier  1700 760** 

A Valentin  Lopin,  fontainier,  pour  l’entretien  des 

moulins  pendant  led.  quartier 525** 

A Julien  Chevillard,  pour  l’entretien  des  fontaines 
pendant  le  même  temps 32  5** 
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A Vincent  Touchard,  pour  celuy  des  jardins  et  oran- 
gerie de  Chaville,  idem 676++ 

A Louis  Fiat,  fonlainier,  pour  ses  gages,  idem.  â5o++ 
A Jacques  Thuret,  jardinier  de  Gaillon  et  parc  de  Cha- 
ville, pendant  led.  dernier  quartier 2 25lt 

A André  Boisselet,  pour  celuy  d’Ursine  à Chaville, 

pour  idem 2 5o++ 

A Gaspard  Muzard,  garçon  fontainier,  pour  ses  gages, 

pour  idem 1 oo++ 

A Antoine  Hautecampagne,  aulre,pour  idem.  . 100*+ 

A Jean  Fiat,  autre,  pour  idem ioo++ 

A Jean-François  Chevillard,  autre,  pour  idem... 

.... ioo++ 

A la  mère  Besnard,  pour  le  nettoyement  des  cours  de 

Meudon , pour  idem 75++ 

A Beaugendre,  pour  celuy  des  cours  de  Chaville,  pour 

idem • • . 2 5++ 

A Pierre  Prévost,  pour  les  taupes  qu’il  a pris  dans 
les  jardins  de  Meudon  et  de  Chaville  pendant  le  même 

temps go+t 

22  may-28  aoust:  aux  cy-dessus  nommez,  pour  leurs 
gages  à cause  de  leurs  entretiens  pendant  les  deux  pre- 
miers quartiers  1701  (2  p.) i3i6o+t 

i3  mars  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien 

de  l’horloge  de  Meudon  pendant  1700 âo++ 

Somme  de  ce  chapitre. ........  1 g365tt 

DIVERSES  DÉPENSES  DE  MEUDON  ET  DE  CHAVILLE. 

27  février  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  aux  châteaux  de  Meudon 
et  de  Chaville  pendant  l’année  dernière..  . ~.  8o+t  i5’ 
A Mathurin  Arnault,  vuidangeur,  pour  la  vuidange 
des  fosses  d’aysances  dans  la  basse  cour  du  château  de 

Chaville 66l+i8sAd 

i3  mars:  à Prieur,  charon,  pour  les  ouvrages  de 

charonnage  qu’il  a faits  à Meudon 5o++  18’ 

, A Louis  Fiat,  fontainier  à Chaville,  pour  avoir  fait 
remplir  de  glace  les  glacières  de  Chaville..  .......  88*+ 

10  avril:  à Claude  Garnier,  grenetier,  pour  douze  sep- 
tiers  de  graine  de  foin  qu’il  a fournis  pour  les  jardins  de 

Meudon 60*+ 

Somme  de  ce  chapitre 366*+  1 15  âd 

JOURNÉES  ÏD’OUVRIERS  DE  MEUDON  ET  DE  CHAVILLE. 

2 janvier- 2 7 novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  jouirnée  du  Roy,  en  la  dépendance  du  château 
de  Meudon  depuis  le  mois  de  décembre  1700  jusqu’au 
12  novembre  1701  (2/1  p.) âggâ*+  i5’6d 


16  janvier- 27  février  : aux  sculpteurs  et  rocailleurs 

qui  ont  travaillé  à la  fontaine  de  l’Artelon  (3  p.) 

i5oo++  101 

i3  février-3  juillet  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  à 


Chaville  en  1700  et  1701  (8  p.) 236++  1g5 

1 3 mars  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  les  deux 

glacières  de  Meudon 367+1  4‘ 

ig  juin -3  juillet  : à ceux  qui  ont  travaillé  au  mo- 
dèle de  la  chapelle  (2  p.) g 2++  18’  6d 

Somme  de  ce  chapitre 7ig2++  7’ 


DÉPENSES  DU  CHATEAU  DE  MEUDON 
PAYÉES  DES  DENIERS  DE  LA  CASSETTE  DE  MONSEIGNEUR. 

21  février  : à Jacques  Desjardins,  sculpteur,  pour  le 
contrecœur  de  bronze  qu’il  a fait  pour  le  sallon  de  Meu- 
don en  1700 1 îoo+l 

A Pierre  Varin,  autre,  pour  le  contrecœur  de  bronze 
qu’il  a fait  pour  l’antichambre  de  Meudon  . . goo+* 
A Pierre  Langlois,  pour  celuy  qu’il  a fait  pour  la 

chambre goo++ 

A Jean  Le  Pilleur,  pour  les  deux  conlrecœurs  qu’il 
a faits  pour  le  cabinet  et  l’entresolle  and.  château.  . . 

i55o« 

i3  mars-3i  juillet  : à Louis  Regnouf,  paveur,  pour 
les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  dans  le  parc  de  Meudon 

par  ordre  de  Monseigneur  (3  p.) 28^7++  3!  2d 

11  décembre  : à Maurice  Gabriel  et  Pierre  Nicolas 
Delépine,  entrepreneurs,  pour  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’ils  ont  faits,  au  château  de  Meudon,  à l’aparte- 
ment  de  Monseigneur  le  duc  et  Madame  la  duchesse  de 

Bourgogne 16231+1’ 8d 

A Jean  Malet,  charpentier,  pour  les  ouvrages  de  char- 
penterie qu’il  a faits  and.  château 337++  6’ 

A Jean  Denelle,  pour  ouvrages  de  menuiserie..  . — 

7066++  i3s  6d 

A Pierre  Roger,  pour  ouvrages  de  serrurerie 

1 257++  16* 

Aux  nommez  Taepin,  Dugoulon,  Belan  et  Le  Goupil, 
sculpteurs,  pour  leurs  ouvrages  de  sculpture  en  bois.  . . 

2 â53i+ 

A Charles  Pougeois,  pour  ouvrages  de  vitrerie 

228+1 1 7’ 

A Tiercelin,  pour  ouvrages  de  peinture  et  de  vernis. 

368++  10’  tod 

A Jean  Cuvillier,  pour  ouvrages  de  marbre 

763H 101 

A Guillaume  Sautray,  fondeur,  pour  moulures  de 
bronze  doré .........  787++  u3s 


795 


COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


796 


A Julien  Lochon,  ébéniste  et  fondeur,  pour  croissans 

de  leton i2  0tt 

Au  sr  Guymont  et  Compagnie,  de  la  manufacture  des 
glaces,  pour  les  glaces  qu’ils  ont  fourni..  3a6ott  1 2S  2d 
Somme  de  ce  chapitre  ....  5o<)o411  3S  4d 

RIVIÈRE  D’EURE. 

22  may  : à Jean  Richard,  Pierre  Oudard  et  autres, 
pour  leurs  ouvrages  et  autres  dépenses  faites  sur  les  lignes 
de  la  rivière  d’Eure,  sous  la  conduite  du  sr  Pigoreau,  en 

1700  et  1701 279tt 

2 janvier -9  octobre  : au  sr  Pigoreau,  chargé  de  la  di- 
rection des  travaux  de  l’acqueduc  de  la  rivière  d’Eure, 
pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1700  et  des 


trois  premiers  1701  (4  p.). îboo*1 

A Boitel,  éclusier  à Mainlenon,  pour  ses  gages  pen- 
dant le  même  temps  (4p.) 365^ 

Somme  de  ce  chapitre . 2i44H 


APOINTEMENS  D’EMPLOYEZ. 

2 janvier  : aux  R.  P.  Récollets  de  Versailles,  pour 
avoir  célébré  la  messe  à la  chapelle  de  la  Surintendance 
à Versailles  pendant  1700 25o(t 

A ceux  de  Saint-Germain-en-Laye , pour  les  messes 
qu’ils  ont  célébrées  à la  chapelle  de  la  Machine..  ioott 

2 janvier- 27  novembre  : au  sr  Jumel,  inspecteur  au 

Perray,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1700 
et  des  trois  premiers  1701  (4  p.) 900^ 

Au  sr  Delaplace,  inspecteur  à Fontainebleau,  pour 
ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (4  p.).  . 600^ 

3 janvier- 24  juillet  : au  sr  Antoine,  pour  la  pension 

de  son  fils,  pendant  les  six  derniers  mois  1700  et  les  six 
premiers  1701  (2  p.) 5oott 

2 janvier-3i  juillet  : au  sr  Delafontaine,  employé 
au  magasin  du  plomb  à Versailles,  pour  ses  apointemens 
depuis  le  17  septembre  1700  jusqu’au  ier  juillet  1701 
(3  p.) 1871^  2S  7d 

16  janvier- 9 octobre  : au  sr  de  Rusé,  contrôleur  à 
Saint-Germain  , pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 
1700  et  des  trois  premiers  1701,  y compris  iooott  pour 
ceux  de  son  commis  (4  p.) 5ooott 

16  janvier- 9 octobre:  au  sr  d’Etrechy,  contrôleur  à 
Meudon,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1700 
et  des  trois  premiers  1701  (4  p.).. 4ooott 

Au  sr  Cochu,  contrôleur  à la  Machine,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (4p.) 36oott 


Au  sr  Boucault,  garde-magasin,  pour  ses  apointemens 

pendant  le  même  temps  (4  p.) goott 

A Rennekin  Sualem,  charpentier  liégeois,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (4p.)...  i8oott 
Au  sr  Lefebvre,  pour  l’entretien  de  la  Samaritaine 

pendant  le  même  temps  (4  p.) 25oott 

A Louis-Clément  Garnier,  jardinier  du  Roulle,  pour 
ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (4  p.).  1200^ 
Au  sr  Girard,  inspecteur  à la  pépinière  du  Roulle, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (4  p.). . . 

600*1 

Au  sr  Germain,  inspecteur  à cheval  sur  les  plans  et  pé- 
pinières, pour  idem  (4p.) 1200N 

Au  sr  Crescent,  contrôleur,  pour  ses  apointemens  pen- 
dant le  même  temps  (4  p.) 3ooott 

16  janvier-3i  juillet  : au  s1'  Serin,  inspecteur  au  Po- 
tager, pour  ses  apointemens  pendant  le  dernier  quartier 

17^0  et  les  deux  premiers  1701  (3  p.) 45ott 

16  janvier- 9 octobre  : à Haubrat,  inspecteur  à Cha- 
ville,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1700  et 

des  trois  premiers  1701  (4  p.) 900^ 

A Legoux,  inspecteur  à Saclay,  pour  ses  apointemens 

pendant  le  même  temps  (4  p.) i8ooH 

1 6 janvier- 3 1 juillet:  à Parisot,  inspecteur  à Trappes, 
pour  le  dernier  quartier  1700  et  le9  deux  premiers  1701 

(3  p.) i35ott 

23  janvier- 24  juillet  : au  sr  Laguipière,  inspecteur  à 
la  Chapelle,  pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps 

(3  p.) 900« 

2 3 janvier-  20  novembre  : au  sr  Lescuyer  , dessinateur 
ii  Murly,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1700 

et  des  trois  premiers  1701  (4  p.) 2600^ 

A Montreuil,  inspecteur  à Marly,  pour  ses  apointe- 
mens pendant  le  même  temps  (4  p.) i2oott 

Au  sr  Galin,  garde-magasin  à Marly,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (4  p.) 6oott 

A Guillaume  Créant,  inspecteur  à Saint-Germain,  pour 
ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (4p.)..  6oott 
23  janvier-3i  juillet:  au  sr  Andrieu  père,  toiseur, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  dernier  quartier  1700 

et  les  deux  premiers  1701  (3  p.) i5oott 

Au  sr  Andrieu  fils,  aydant  aux  toisez,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (3p.) 273^ 

Au  sr  La  Croix,  inspecteur  dans  le  parc  de  Versailles, 

pour  idem  (3  p.) 90  0tt 

A Perrot,  inspecteur  à Trianon  , pour  le  même  temps 

(3  p.) 90°ti 

Au  sr  Tanevot  fils,  inspecteur  au  château,  pour  idem 
(3  p.) 675** 
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A Deslouyt,  employé  au  magasin  des  démolitions, 

pour  idem  (3  p.) goott 

Au  sr  Paillet,  peintre,  pour  idem  (3  p.).  . . • 1126^ 
Au  sr  Villiard  , préposé  aux  eaux  bonnes  à boire,  pour 

idem  (3  p.) 900*+ 

Au  sr  Michelet,  employé  au  magasin  du  poids  du  fer, 

pour  idem. . goott 

Au  s1'  La  Boulaye,  employé  aux  vitres,  pour  idem 

(3  p.) 675tt 

3 0 janvier -16  octobre  : au  sr  Le  Court,  ayant  l’in- 
spection des  ouvrages  de  l’église  des  Invalides,  pour  ses 
apointemens  du  dernier  quartier  1700  et  des  trois  pre- 
miers 1701  (4  p.) a /j 0 0 1 1 

3 o janvier- 3 1 juillet  : au  sr  L’Epée,  greffier  des  Bâ- 
timens,  pour  ses  apointemens  pendant  le  dernier  quar- 
tier 1700  et  les  deux  premiers  1701  (3  p.).  . . U25tt 
3o  janvier- 27  novembre  : au  sr  Chuppin,  contrôleur 
à Chambord,  pour  ses  apointemens  pendant  le  dernier 
quartier  1700  et  les  trois  premiers  1701  ( 4 p.).  3ooott 
6 février- 20  novembre  : à Pierre  Coustillier,  cy- 
devant  jardinier  à Trianon , pour  le  dernier  quartier  1700 
et  les  trois  premiers  1701  de  la  pension  qui  luv  a esté 
accordée  par  S.  M.  pour  luy  donner  moyen  de  subsister 

avec  sa  famille  (4  p. ) i5oott 

20  février-17  juillet  : au  sr  Coypel  père,  peintre  du 
Roy,  pour  sa  pension  des  trois  derniers  mois  1700  et  des 

trois  premiers  1701  (2p.) i5oott 

Au  sr  de  Lafosse,  autre,  pour  idem  (2  p.).  . i5oott 

Au  sr  Jouvenet,  autre,  pour  idem  (2  p.) 6oott 

Au  sr  Blanchard,  antre,  pour  idem  (2  p.).  . . 5oo*t 
ier  avril- 3 1 décembre  : au  sr  Marigner,  pour  ses 
apointemens  de  la  présente  année  1701,  y compris  ceux 

de  ses  deux  commis  et  frais  de  son  bureau  (4  p.) 

îoôooti 

ier  avril -1e1'  octobre  : au  sr  de  Montargis,  ayant  soin 
des  remboursemens  d’héritages,  pour  ses  apointemens 
des  trois  premiers  quartiers  1701,  y compris  760^  pour 
ceux  de  son  commis  pendant  le  même  temps  (3  p.)..  . . 

. . » 375ott 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur,  pour  ses  apointemens  des 
trois  premiers  quartiers  1701,  y compris  760^  pour  ceux 
de  son  commis  pendant  le  même  temps  ( 3 p.).  . 6750^ 
Au  sr  de  Cotte,  architecte,  pour  les  mêmes  apointe- 
mens (3p.) 675ott 

Au  sr  Desjardins,  contrôleur  à Marly,  pour  lesd.  trois 
premiers  quartiers,  y compris  760*1  pour  ceux  de  son 

commis  (3  p.  ) 45oott 

Au  sr  de  Cotte  le  jeune,  contrôleur  à Fontainebleau, 


pour  idem,  y compris  45ott  pour  ceux  de  son  commis 

(3  p.) 3i5ott 

Au  sr  Buunault,  pour  ses  apointemens  desd.  trois  pre- 
miers quartiers  (3  p.) 225ott 

Au  sr  Marchand,  pour  idem  (3  p.) i5oott 

Au  sr  Beaulieu,  pour  idem  (3  p.) U2&ft 

Au  sr  Derville,  pour  idem  (3  p.) goott 

Au  sr  de  la  Motte,  employé  aux  écritures  des  mé- 
moires, pour  idem  (3p.) 900** 

Au  sr  Cailleteau,  architecte  du  Roy  et  dessinateur, 

pour  idem  (3  p.) 3750** 

Au  sr  Le  Pautre,  dessinateur  et  graveur,  pour  idem 

(3  p.) i5oott 

Au  sr  Rivet  le  fils,  dessinateur,  pour  idem  (3  p.)... 

i5oott 

Au  sr  Carlier,  dessinateur,  pour  idem  (3  p.).  . goott 

Au  sr  Marquis,  autre,  pour  idem  (3p.) goott 

Au  sr  Gauchi,  ancien  dessinateur,  pour  idem  (3  p.).. 

goott 

Au  sr  Estienne  Bordé,  concierge  de  la  Surintendance, 

pour  idem  (3p.) 375tt 

Au  sr  de  l’Isle,  contrôleur  à Monceaux,  pour  idem 

(3  p.) i35ott 

Au  s1  de  Beaufort,  directeur  des  magasins  du  Roy  à 

Paris,  pour  idem  (3  p.) 225ott 

Au  sr  Cauchy,  inspecteur  à Meudon,  pour  idem  (3  p.) 

i35ott 

Au  sr  Lambert,  contrôleur,  pour  lesd.  trois  premiers 
quartiers,  y compris  7 5o*t  pour  les  gages  de  son  commis 

pendant  le  même  temps  (3  p.) 45oott 

Au  sr  Labbé,  ayant  soin  de  visiter  les  ouvriers  à Pa- 
ris, pour  idem  (3p.) i35ott 

A Mollet,  contrôleur  général,  en  considération  du 
séjour  qu’il  a fait  à Versailles,  pour  idem  (8  p.).  i5oott 
Au  sr  Morlet,  directeur  des  plants  d’arbres,  pour 

idem  (3p.) i35ott 

17  avril- 3 1 juillet  : au  sr  Delespine,  architecte  et 
expert  des  Bàtimens,  pour  ses  apointemens  des  six  pre- 
miers mois  1701  (2p.) 1 2 oott 

Au  s1'  Le  Maistre,  autre,  pour  idem  (2  p.).  . 1200** 
1e1'  may  : à François  Girardon  , sculpteur  du  Roy,  pour 

sa  pension  de  l’année  1700 2000tt 

i5  may -18  septembre  : au  sr  Gagnard,  élève  sculp-' 
leur,  pour  sa  subsistance  pendant  les  six  derniers  mois 

1700  et  les  six  premiers  1701  (2  p.) 26/dt 

Somme  de  ce  chapitre  . . . i2g4o8tt  2S  7d 
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APOINTEMENS  D’INSPECTEURS  ET  INVALIDES. 

9 janvier -i 3 novembre  : au  sr  La  Chambre,  garde  à 
cheval  à Saclay,  qui  a soin  des  rigolles  de  Meudon,  pour 
ses  apointemens  des  deux  derniers  mois  1700  et  des  dix 

premiers  1701  (6  p.) 84ott 

A Henry  Boutoille,  autre  garde  à l’étang  de  Vieille- 
Eglise,  pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps 

(6  p.) 54ott 

A du  Trivier,  autre,  à Trappes,  pour  idem  (6  p.). . . 

54ott 

A Le  Maistre,  autre,  à un  des  pavillons  de  Trappes, 

pour  idem 54ott 

A Martin,  autre,  au  Perray,  pour  idem  (6  p.).  54ott 
A Jean-François  Vialet,  autre,  au  Ménil,  pour  idem 

(6  p.) 54o*+ 

A Denis  Rosay,  autre,  au  Pré-Clos,  pour  idem  (6  p.). 

54ott 

À Gaspard  Fourgault,  dit  Bussigny,  garde  à pied  à 

Bue,  pour  idem  (6  p.) 365++ 

9 janvier-16  octobre  : à Monplaisir,  invalide  à Fon- 
tainebleau, pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 

1700  et  des  trois  premiers  1701  (4  p.) 365++ 

9 janvier-97  novembre  : à Ramsay,  dit  Huile,  autre, 
à Monceaux,  pour  les  deux  derniers  quartiers  1700  et 
les  trois  premiers  quartiers  1701  (4  p.)., 334 1+ 

9 janvier- 9 octobre  : à Martin  Litaud,  inspecteur  à 

Marly,  pour  le  dernier  quartier  1700  et  les  trois  pre- 
miers 1701  (4  p.) 54o1f 

A Nicolas  Lagnier,  piqueur  à Marly,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (4  p.) 54ott 

A Charles  Maçon,  inspecteur  à Marly,  pour  ses  apoin- 
temens,pendant  le  même  temps  (4p.) 790^ 

A Louis  Baccary,  dit  Dilligent,  invalide  à Marly,  pour 

idem  (4  p.) 36ott 

A Nicolas  Chevalier,  inspecteur  à Noisy,  pour  idem 

(4p.) 5oott 

16  janvier -3o  octobre  : au  sr  Brunault,  inspecteur 
à Vincennes,  pour  ses  apointemens  du  mois  de  décembre 

1700  au  mois  de  septembre  1701  (4  p.) 4 56++ 

3o  janvier-97  mars  : à Robert  de  France,  dit  La 
France,  et  à ses  héritiers,  pour  ses  apointemens  du  mois 
d’octobre  1700  au  i4  février  1701  (9  p.) 169'+ 

10  avril-17  juillet  : au  sr  DuchÂtellier,  à la  place 

dud.  feu  La  France,  pour  ses  apointemens  du  i4  février 
au  i'r  juillet  1701  (9p.) 9o4tt 

Somme  de  ce  chapitre 8626^ 


GRATIFICATIONS. 

9 janvier  : au  sr  Infray,  commis  à la  poste  de  Ver- 
sailles , par  gratification , en  considération  du  soin  qu’il  a 
pris  des  lettres  et  paquets  concernans  les  bâtimens  pen- 
dant l’année  1700 ioott 

9-16  janvier  : au  sr  Bruneau,  inspecteur  à Vincennes, 
en  considération  des  soins  qu’il  a pris  pour  la  conserva- 
tion des  arbres  des  avenues  de  Vincennes  en  1700  (9  p.) 

4oott 

9 janvier  : au  sr  Coquart  de  la  Motte,  intendant  des 
Bâtimens,  en  considération  du  service  acluelqu’ila  rendu 

dans  les  Bâtimens  pendant  1700 goott 

Au  sr  Cochu,  contrôleur  à la  Machine,  idem.. . 6oott 
9 janvier  : au  sr  Villiard,  en  considération  de  l’in- 
spection qu’il  a eu  sur  les  ouvrages  de  pavé  pendant  l’an- 
née dernière 3oott 

Au  sr  Germain,  inspecteur  à cheval  sur  les  plants,  pour 
divers  voyages  qu’il  a fait  pour  lesd.  plants  pendant 

l’année  dernière 1 5 o++ 

A Louis-Clément  Garnier,  jardinier  de  la  pépinière 

du  Roulle,  par  gratification  ordinaire 900tt 

A Remy  Denis,  fonlainier  à Trianon,  en  considération 
de  la  peinture  qu’il  a mis  aux  deux  cascades  de  Tria- 
non  îoott 

A Déroché,  garçon  plombier  à Saint-Germain,  en 
considération  du  service  extraordinaire  qu’il  a rendu. . . 

5ott 

A Louis  Baccary,  dit  Dilligent,  soldat  invalide  em- 
ployé à Marly,  idem. 5ott 

Au  sr  Tanevot  père,  inspecteur,  pour  papiers,  crayons, 
encre  et  plumes  qu’il  a fourni  pour  dessiner  dans  les  bâ- 

limens i5ott 

1 6 janvier  : au  sr  Boucault,  garde-magasin  à la  Ma- 
chine, par  gratification , en  considération  des  services  qu’il 

a rendus 3oott 

A Laurens,  plombier  à la  Machine,  pour  idem.  iooH 

A Nicolas  Prouvais,  charpentier,  pour  idem.  . . 1 oott 
3o  janvier- 94  juillet  : à Jean  Merseron,  dit  La  Vio- 
lette, garde-magasin  du  Canal,  par  gratification  pour 
les  six  derniers  mois  1700  et  les  six  premiers  1701 

(9  p.) 3ôott 

3o  janvier  : au  sr  Briot,  miroittier,  pour  le  nettoye- 
ment  qu’il  a fait  des  glaces  dans  les  apartemens  des  châ- 
teaux de  Versailles,  Trianon,  Marly  et  Meudon,  pendant 

l’année  dernière  1700 3oott 

1 4 aoust  : à luy,  pour  les  voyages  extraordinaires  qu’il 
a faits  tant  à Versailles  qu’à  Trianon,  la  Ménagerie  et 
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Meudon,  pendant  i 700  , pour  les  glaces  qu’il  a falu  dé- 
poser et  reposer. ................ . 3oott 

6 février  : à Méberic  Dupuis,  garçon  jardinier,  qui 
s’est  blessé  en  plantant  de  grands  ormes  dans  les  jardins 

de  Trianon , 36tt 

i3  février  : à la  veuve  Legrand,  manouvrier,  en  con- 
sidération de  ce  que  son  mari  a esté  tué  en  travaillant 
pour  le  service  du  Roy  dans  le  magasin  des  marbres. . . 

6ott 

20  février -aé  juillet  : à Olivier  Fleurant,  fils  d’Ou- 
vier,  cy-devant  jardinier  à Trianon,  pour  sa  pension  des 
six  derniers  mois  1700  et  des  six  premiers  1 70 1 (2  p,). 

3oott 

ao  février  : à Mile  Chéron,  de  l’Académie  de  peinture, 
par  gratification , en  considération  de  son  mérite  et  du 
progrez  qu’elle  fait  dans  la  peinture  et  dans  les  beaux- 

arts  6 0 ott 

Au  s1  Cottart,  architecte,  pour  la  pension  qui  luy 
a esté  accordée  par  le  Roy  pour  luy  donner  moyen  de 

subsister. ...  3oott 

6 mars  : à Galland,  Le  Basque  et  Boulanger,  garçons 
du  magasin  des  démolitions  à Versailles,  pour  avoir  cha- 
cun un  just’àcorps  de  la  livrée  du  Roy ioott 

37  mars  : à Claude  Audran,  peintre , pour  les  peines 
extraordinaires  et  la  dilligence  avec  laquelle  il  a fait 
peindre  i apartement  de  Monseigneur,  et  pour  avoir  re- 
touché depuis  le  platfonds  de  la  chambre  à coucher  de 

Monseigneur  à Meudon goo^ 

A Hardy,  Sculpteur,  en  considération  des  peines  extra- 

ordinaires qu'il  a pris  pour  les  ouvrages  de  rocaille  de 
la  fontaine  <Le  l’Arlelou,  et  de  tous  les  autres  ouvrages 
qu’il  a faits  depuis  plusieurs  années  au  château  et  jardin 

de  Meudon 8oott 

3 avril  : aux  s"  Bourgault  et  Matis,  arpenteurs,  pour 
les  dépenses  extraordinaires  qu’ils  ont  été  obligez  de  faire 
pour  faire  les  arpentages  et  la  carte  générale  du  nouveau 
parc  de  Marly,  et  les  voyages  qu’ils  ont  faits  à Mainte- 
non,  à Chartres,  Pontgoin  et  autres  travaux  de  la  rivière 
d’Eure,  pour  en  faire  les  arpentages  pendant  l’année 

dernière  1700 8oott 

17  avril  : à la  nièce  du  feu  sr  Joanneau,  inspecteur  à 
Meudon,  par  gratification,  en  considération  de  trente  an- 
nées de  service  dud.  deffunt,  dont  dix  à la  guerre  comme 
ingénieur,  et  vingt  à l’inspection  des  Bâtimens  . . ioott 
Au  petit-fils  de  feu  Mariette,  compagnon  fonlainier 
au-Parc-aux-Cerfs,  tant  en  considération  de  trente  an- 
nées de  service  dud.  deffunt,  que  pour  le  dédommager 
de  3oott  de  dépense  qu’il  avoit  fait  en  accomodemens 
dans  la  maison  qu’il  occupoit 8ott 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV, 


A Lauvergnac,  poseur,  qui  s’est  blessé  en  travaillant  à 

la  chapelle  du  château..  3ott 

A Jacques  La  Croix  , compagnon  charpentier,  qui  s’est 

blessé,  par  gratification  3ott 

A Jacques  Mare,  maçon,  qui  s’est  blessé,  idem.  3ott 

2 A avril  : à la  veuve  de  Jean  Lambert,  manouvrier,  qui 

a esté  tué  en  travaillant  dans  les  atteliers  du  Roy  à Saint- 
Germain -en-Laye 6ott 

29  may  : à Guillaume  Mie,  compagnon  charpentier, 
qui  s’est  blessé  à la  main  en  travaillant  pour  la  Machine. 

/iott 

A Fay  et  à ses  confrères,  tailleurs  de  pierre,  travail- 
lans  à la  grande  église  de  l’hôtel  royal  des  Invalides,  par 
gratification,  pour  le  May  de  l’Ascension 6ott 

3 juillet  : à Jean  Maheu,  employé  sur  les  plants  et 
pépinières,  pour  le  soin  qu’il  a eu  de  veiller  sur  les  ou- 
vriers qui  ont  planté  tant  à Trianon  qu’à  Marly..  i5ott 

17  juillet  : à Luchet,  inspecteur  aux  Thuilleries,  pour 

avoir  un  justaucorps  bleu uoo*1 

9/1  juillet  : à Jacques  Bernu,  manœuvre  échaffaudeur, 
qui  s’est  blessé  en  travaillant  aux  équipages  de  la  cha- 
pelle du  château  de  Versailles,  pour  luy  donner  moyen 

de  subsister. ..  3ott 

28  aoust  : à Dufour,  maçon,  qui  s’est  blessé  à la  main 
droite  en  travaillant  à la  chambre  des  Termes  du  château 

de  Versailles v 3ott 

11  septembre  : à Laville,  compagnon  charpentier, 
blessé  en  travaillant  au  château 3ott 

18  septembre  : à André  Foncré,  compagnon  charpen- 
tier, blessé  en  travaillant  à Fontainebleau 8ott 

Au  sieur  Tailly,  inspecteur  des  bâtiments  à Gom- 

piègne,  par  gratification i5ott 

A François  Lavechef,  dit  du  Parc,  jardinier  du  châ- 
teau neuf  de  Saint-Germain,  en  considération  des  fruits 
nouveaux  qu’il  a donnez  au  Roy  en  la  présente  année.  . 
i56« 

9 octobre  : à Vincent  Lefebvre,  compagnon  charpen- 

tier, qui  a été  blessé  à la  teste  en  levant  la  charpente  de 
l’antichambre  du  Roy  à Versailles 3ott 

A Louis  Queslin,  maçon,  qui  a esté  blessé  à la  main 

en  travaillant 3oH 

A Dufour,  autre,  blessé  à la  jambe,  idem 3ott 

3o  octobre  : à Seron,  apareilleur,  par  gratification,  en 
considération  de  la  conduite  qu’il  a eu  du  bâtiment  neuf 

du  château  de  Fontainebleau  en  1701.  . . 3oott 

A Daniel  Brissart,  manouvrier,  qui  a perdu  un  bras 
en  travaillant  aux  rouîtes  de  la  forest  de  Fonlainebleau. 
6ott 

10  novembre  : à Guillaume  Desauziers  et  JosseTris- 
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tan,  doreurs,  5oo++  pour  estre  par  eux  distribuées  aux 
maîtres  doreurs  de  Paris  qui  sont  venus  travailler  aux 
apartemens  du  Roy  au  château  de  Versailles,  en  consi- 
dération des  bons  services  qu’ils  ont  rendus 5oo*+ 

27  novembre  : à Jacques  Ponnet,  dit  La  Neuville, 
manouvrier,  qui  a eu  deux  doigts  écrasez  en  travaillant 

aux  réparations  du  château  de  Versailles 3o++ 

Somme  de  ce  chapitre 10126*+ 

ENTRETIENS  DES  MAISONS  ROYALLES. 

9 janvier  : à M.  Séguin,  concierge  du  château  du 
Louvre,  pour  estre  distribuez  à Henri  de  Lionne  et  Fban- 
çois  Parmentier,  pour  le  soin  qu’ils  ont  eu,  pendant  l’an- 
née dernière  1700,  de  ballayer,  nettoier,  allumer  et 
éteindre  le  feu  dans  les  salles  des  Académies  d’architec- 
ture, peinture  et  sculpture,  établies  au  Louvre,  et  autres 
petits  services  qu’ils  ont  rendus  pendant  ladite  année. . . 

1 oo++ 

9 janvier- 3i  juillet  : à Charles  Le  Brun,  portier  de 
l’hôtel  des  inspecteurs  à Versailles,  pour  ses  apointemens 
des  six  derniers  mois  1700  et  des  six  premiers  1701 

(2p.) 365++ 

A François  Le  Bled,  portier  de  l’hôtel  de  Limoges, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (2  p.).  . 

365++ 

9 janvier  : à Bacouel,  portier  du  Cours-la-Reyne,  du 
côté  de  Chaillot,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois 

1700 75*+ 

A Germain,  autre,  du  costé  des  Thuilleries,  pour  idem 

75» 

A Antoine  Toireau,  garde  des  avenues  du  palais  des 

Thuilleries,  pour  idem 5o++ 

3o  janvier- 13  novembre  à Jubin,  jardinier,  pour 

l’entretien  du  grand  parterre  et  du  grand  jardin  du  palais 
du  Luxembourg,  du  jardin  particulier  de  l'eue  Madame  de 
Guise  et  de  celuy  de  l’Orangerie,  pendant  les  six  derniers 

mois  1700  et  les  six  premiers  1701  (A  p.) 2000*+ 

A la  veuve  Lemaire  et  à Estienne  Lemaire,  jardiniers, 
pour  l’entretien  de  l’ancien  plant  d’arbre  et  du  jardin  de 
feue  Mademoiselle,  pendant  le  même  temps  (A  p.).  600++ 
Au  sieur  Barerre,  concierge  dud.  palais  du  Luxem- 
bourg, pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps 

(A  p.) 1000++ 

A David  Tinemberg,  Suisse  de  la  grande  porte  dud. 
palais,  pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps 

,(A  p.) 3oo++ 

A Petre,  Suisse  de  la  grille  du  jardin,  pour  idem  (A  p.) 
3oo*+ 
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A Jean  Tinemberg,  Suisse  de  lad.  grille,  pour  idem 

(A  p.) 3oo*+ 

A Michel  Le  Duc,  autre  portier  de  la  basse  cour  sur 

la  rue  d’Enfer,  pour  idem  (A  p.) 3oo++ 

A Julien  Dujardin,  portier  de  la  basse  cour  du  côté  de 
la  rue  de  Vaugirard,  pour  idem  (A  p.) 3oo++ 

30  janvier- 28  aoust  : au  sr  Clinchant,  garde  du  pa- 
lais des  Thuilleries  et  concierge  de  la  salle  des  Comédies 
dud.  palais,  ayant  le  soin  de  nettoyer  et  tenir  propres 
toutes  les  chambres  et  cours  d’iceluy,  pour  ses  gages  des 
six  derniers  mois  1700  et  des  trois  premiers  1701  (3p.) 
3225++ 

31  janvier  : à la  veuve  du  sr  Le  Nostre,  ayant  l’en- 

tretenement  des  parterres  du  petit  jardin  à fleurs  et  des 
palissades  de  jassemins  d’Espagne  du  jardin  dud.  palais, 
pour  son  payement  dud.  entretien  pendant  le  troisième 
quartier  1700 . ...  295ott 

3o  janvier  : à Claude  Desgots,  ayant  celuy  de  toutes 
les  allées  du  jardin  du  palais  des  Thuilleries  et  plants 
d’arbres  d’iceluy  avec  le  fer  à cheval , pour  led.  entretien 

pendant  le  troisième  quartier 900*+ 

3o  janvier- 28  aoust  : à la  veuve  Masson  et  Claude 
Le  Juge,  sa  sœur,  ayant  l’entretien  du  petit  jardin  dud. 
palais,  pendant  les  six  derniers  mois  1700  et  les  trois 

premiers  1701  (3  p.) 1587++  îo* 

A la  veuve  Carbonnet,  ayant  celuy  de  la  haute  allée 
des  maronniers  d’Inde  et  piscéas  jusqu’à  la  moitié  du 
fer  à cheval  aud.  jardin,  pour  led.  entretien  pendant  le 
même  temps,  y compris  i5o++  pour  le  loyer  de  la  mai- 
son qu’elle  occupe  (3  p.) A5o++ 

A Le  Douteux  le  fils,  jardinier,  ayant  celuy  des  oran- 
gers des  jardins  dud.  palais,  pour  led.  entretien  pendant 

le  même  temps  (3p.) 675*+ 

A Nicolas  Le  Nez,  portier  du  jardin  dud.  palais  du 
costé  du  Manège,  pour  ses  gages  pendant  le  même 

temps  (3  p.) 225++ 

A Lamy,  autre,  du  costé  du  Pont-Roial , pour  idem 

(3  p.) 2 2 5++ 

A Duchemin  , autre , de  la  porte  par  où  l’on  fait  voiturer 

les  fumiers,  pour  idem  (3  p.) 226++ 

5 février- 9 octobre  : au  sr  Duru,  concierge  et  garde- 
meuble  du  château  de  Vincennes,  pour  ses  apointemens 

desd.  trois  quartiers  (3  p.) i35o*+ 

i3  février-i3  novembre  : à la  veuve  Bailly,  portière 
de  la  Savonnerie,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois 
1700  et  des  six  premiers  1701,  y compris  3o++  pour  le 

blanchissage  de  la  chapelle  (A  p.) 33 o++ 

A Baradel,  portier  de  l’Observatoire,  pour  ses  gages 
pendant  le  même  temps  (A  p.) 200++ 
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i3  février- 3 1 juillet  : aux  Religieuses  Capucines, 
pour  l’entretien  de  leur  jardin  pendant  les  six  derniers 
mois  1700  et  les  trois  premiers  1701  (2  p.). . . . 3ooti 
20  février-18  septembre  : au  sr  Couplet,  concierge 
de  l’Observatoire,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers 

mois  1 700  et  des  six  premiers  1701  (2  p.) 5oott 

3 avril  : à la  veuve  Pallas,  concierge  du  serrai!  de 
Vincennes,  pour  les  six  derniers  mois  1700.  . . . 3oott 
10  avril- 3o  octobre  : à Henry -Thomas  de  Bugny, 
pour  l’entretien  du  jardin  de  Vincennes  pendant  le  der- 
nier quartier  1700  et  les  deux  premiers  1701  (3  p.)..  . 

iia5tt 

A Chevillard,  pour  l’entretien  des  fontaines  dud.  jar- 
din pendant  le  même  temps  (3  p.) A 5o+t 

8 may-  28  aoust  : à Boivinet,  jardinier,  pour  l’entre- 
tien des  parterres  tant  de  broderies  que  gazon  du  jar- 
din des  Thuilleries,  palissade  de  jassemin  le  long  de  la 
terrasse,  et  de  toutes  les  allées  et  bosquets,  plants 
d’arbres,  terrasses  du  côté  de  l’eau,  fer  à cheval  et  le 
tour  du  bassin  octogone  dud.  jardin,  pour  led.  entre- 
tien pendant  les  trois  derniers  mois  1700  et  les  trois 

premiers  1701  (a  p.) 33oott 

12  juin-9  octobre  : à Nicolas  Délié,  garçon  dud. 
Duru,  pour  les  gages  du  dernier  quartier  1700  et  du 

premier  1701  (2  p.) 25ott 

A Pierre  Thierry,  autre,  pour  idem  (2  p.).  . . 25ort 

ÉTAT  DES  ENTRETIENS  DE  FONTAINEBLEAU. 

17  juillet -16  octobre  : à la  veuve  de  Bray,  ayant  l’en- 
tretien du  grand  parterre  du  Tibre,  pour  les  deux  pre- 
miers quartiers  1701  (2  p.) 5oott 

A Gaspard  Guinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre  moi- 
tié, pour  led.  entretien,  pendant  le  mime  temps  ( 2 p.). 

: 5oott 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  celuy  du  jardin  des  Pins 

eteeluy  de  l’Etang,  pour  idem  (2  p.) 35ott 

A Chatillon,  ayant  celuy  du  jardin  de  la  Reyne  et  des 

orangers,  pour  idem  (2  p.) 8oott 

A Gabriel  Dorchemer,  dit  La  Tour,  ayant  celuy  du 

jardin  de  la  Conciergerie,  pour  idem  ( 2 p.) 23oN 

A la  veuve  Besnard,  tutrice  de  son  fils,  ayant  celuy  de 

l’hôtel  d’Albret,  pour  idem  (3  p.) 5ott 

A Chatillon,  pour  avoir  soin  de  nettoyer  l'étang  et  les 
canaux  du  jardin  des  Pins,  pour  idem  (2  p.).  . . ioott 
A la  veuve  Jean  Dubois,  peintre,  pour  le  neltoyement 


de  toutes  les  peintures,  pour  idem  (2  p.) 3oott 

A Jacques  Grognet,  couvreur,  ayant  celuy  de  toutes 
les  couvertures,  pour  idem  (2  p.).  . . i570tt 


A la  veuve  Tisserand,  ayant  celuy  des  vitres,  pour 

idem  (2p.) - 75ott 

A la  veuve  Vieuxpont,  ayant  celuy  du  jardin  potager  et 

fruitier  du  jardin  neuf,  pour  idem  (2p.) 90*1 

A André  Girard,  ayant  celuy  des  plombs  des  couver- 
tures, pour  idem  (2  p.) îoo*1 

A Jean  Nivellon,  pour  le  netloycment  du  jeu  du 

Mail,  des  palissades,  etc.  (2  p.) 5ûtt  5S 

A Varin,  ayant  l’entretien  des  espaliers  du  parc,  pour 

idem  (2p.) û 87**  10' 

A Louis  Desbouts,  ayant  celuy  des  allées  et  contr’- 

allées  du  parc,  pour  idem  (2p.) io5ott 

Aux  Religieux  de  la  Charité  d’Avon,  pour  leur  pen- 
sion pendant  led.  temps  (2  p.) 97^tt 

A Voltigeant,  ayant  l’entretien  de  tous  les  balleaux 

du  canal , pour  idem 1 oott 

A Louis  Dubois,  concierge  du  logis  de  la  fontaine 

Belleau,  pour  idem  (2p.)..... 7Ôtt 

A Pion  , pour  le  soin  et  nouriture  des  carpes  et  cignes 

dud.  canal,  pour  idem  (2  p.) 868H  10’ 

A Couturier,  ayant  le  soin  et  entretien  des  fontaines, 

pour  idem  (2  p.) 5oott 

A la  veuve  Besnard,  concierge' de  l’hôtel  d’Albret, 

pour  idem  (2  p.) 5ott 

A Toulet,  concierge  du  pavillon  où  loge  M.  le  Sur- 

intendant  des  finances,  pour  idem  (2p.) ioott 

A la  veuve  Lassalle,  concierge  de  la  Surintendance 

des  Râtimens,  pour  idem  (2p.) ioott 

A Antoine  Gervais,  portier  du  parc,  pour  idem  (2  p.  ). 

i5ott 

A Gosmb  Petit,  portier  de  la  cour  du  Cheval  blanc  du 

château  neuf,  pour  idem  (2  p.). ioott 

A Gabriel  Dorchemer , concierge  dud.  château,  pour 

idem  (2  p.) i5ott 

A Chatillon,  ayant  le  soin  et  entretien  de  l’horloge, 

pour  idem  (2  p.) 5ott 

ier  octobre  1702  : aux  Religieux  de  la  Très  Sainte 
Trinité  du  couvent  fondé  à Fontainebleau,  tant  pour 
l’entretien  d’une  lampe  d’argent  garnie  de  ses  chaînons, 
que  S.  M.  a donné  pour  brûler  jour  et  nuit  devant  le 
Très  Saint  Sacrement  de  l’autel , que  pour  la  fourniture  et 
entretien  des  ornemens  et  luminaire  pour  la  célébration 

du  service  divin  pendant  l’année  1701 300*1 

Au  sr  Dupont  et  à Jéronime  Dupont,  sa  fille  aînée,  re- 
çeue  à survivance,  suivant  le  brevet  du  7 mars  1690  , 
pour  la  pension  que  S.  M.  lui  a accordée  à cause  de 
l’entretien  de  la  vollière  qu’il  avoil  avant  qu’elle  fût 

convertie  en  orangerie,  pendant  1701 600^ 

A Nicolas  Thierry,  ayant  la  garde  et  conciergerie  du 
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chenil  neuf  et  du  vieux,  qui  est  à présent  la  petite  écurie 
à Fontainebleau,  pour  ses  gages  pendant  170 J..  ioott 
A Nicolas  Dorchemer,  100H  que  le  Roy  luy  a accordé 
pour  et  au  Heu  de  la  pension  que  feu  Louis  Dorchemer, 
son  lrère,  lui  devoit  payer  en  vertu  du  brevet  de  S.  M. 
sur  le  nettoyemcnt  des  cours  du  château  de  Fontaine- 
bleau dont  il  éloit  chargé,  que  S.  M.  a supprimé,  l’ayant 
mis  à l’entretien,  et  ce  pendant  l’année  1701  ...  îoott 
A Julien  Lory,  horlogeur,  ayant  l’entretien  et  répa- 
ration de  l’horloge  du  château  de  Fontainebleau,  pour 

1701 îooN 

A Desplats,  ayant  la  charge  de  garde  de  la  basse 
cour  des  cuisines  du  château  de  Fontainebleau,  pour 

idem 5ott 

A Charles  Picault  de  Dernault,  ayant  la  charge  de 
garde  de  la  basse  cour  du  Cheval  blanc  au  château  de 
Fontainebleau,  idem 37N  101 

Somme  de  ce  chapitre 36o85tt  5S 

GAGES  D’OFFICIERS  ET  EMPLOYEZ 

SUIVANT  L’ESTAT. 

3 avril  : à la  veuve  du  sr  Le  Nostre  , contrôleur  géné- 
ral ancien  des  Bâtimens,  9890*1  i3s  Ad  pour  ce  qui  luy 
est  dû  des  gages  dud.  deffunt  sr  Le  Nostre  et  augmenta- 
tion d’iceux  à cause  de  sadite  charge  depuis  le  1e1  jan- 
vier jusqu’au  jour  de  son  déceds,  arrivé  le  i5  sep- 
tembre 1700,  à raison  de  Ao8ott  18*  gd  par  an,  et  /1 2 5*1 
pour  ceux  de  son  commis  en  exercice  pendant  le  même 

temps 33i5Hi3sAd 

A la  veuve  d’ANDné  Le  Nostre,  jardinier,  retenu  pour 
travailler  aux  desseins  des  parterres  et  des  jardins  de 
S.  M.  lorsqu’il  seroit  commandé,  pour  ses  apointemens 

en  lad.  qualité  pendant  le  même  temps 85oH 

Au  sr  Desgots,  contrôleur  général  ancien  desd.  Bâti— 
mens,  H90tt55  5d  que  le  Roy  lui  a accordez  pour  ses 
gages  et  augmentations  d’iceux,  à cause  de  lad.  charge 
pendant  les  quinze  derniers  jours  de  septembre  et  les 
mois  d’octobre,  novembre  et  décembre  de  l’année  der- 
nière, à raison  de  Ao8ott  i8s  gd  par  an,  et  175**  pour 
ceux  de  son  commis  en  exercice  pendant  lad.  année  der- 
nière  1 365*1  5S  5d 

8 janvier  1702  : au  sr  de  Cotte,  Conseiller  du  Roy  en 
ses  Conseils,  intendant  et  ordonnateur  triennal  desd.  Bâ- 
timens, jardins,  tapisseries  et  manufactures,  pour  trois 
quartiers  de  ses  gages  à cause  de  sadite  charge  pendant 

l’année  dernière A5oo*t 

Au  sr  Gabriel  , contrôleur  général  alternatif  desd.  Bâ- 
timens, pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmenta- 


tion d’iceux,  à cause  de  sadite  charge  pendant  1701. 

Ai  25** 

Au  sr  Mollet,  contrôleur  général  triennal,  4 1 33rt 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmentation  d’iceux, 

et  6oo**  pour  ceux  de  son  commis 4 733tt 

Au  sr  CoQiART  de  la  Motte,  Conseiller  du  Roy  en  ses 
Conseils,  intendant  et  ordonnateur  ancien  desd.  Bâti- 
mens, A5oo**  pour  trois  quartiers  de  ses  gages,  et  6oo** 

pour  ceux  de  son  commis 5ioott 

Au  sr  Blondel,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  in- 
tendant et  ordonnateur  alternatif  desd.  Bâtimens,  pour 

trois  quartiers  de  ses  gages. . 4665** 

Au  sr  Desgots,  contrôleur  général  ancien  desd.  Bâti- 
mens, pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmentation 

d’iceux Ao8otti8s9d 

A Me  Joseph  Blondel,  Conseiller  du  Rov,  trésorier 
général  desd.  Bâtimens,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages 
de  la  charge  de  trésorier  général  triennal  et  de  la  moitié 
de  celle  de  trésorier  général  ancien,  et  3oo**  pour  ceux 


de  ses  premiers  commis 345o** 

A Me  François  Gabriel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier 
général  desd.  Bâtimens,  pour  pareils  gages ....  3A5o** 


3o  avril  : au  sr  Francines,  intendant  de  la  conduite 
et  mouvemens  des  eaux  et  fontaines  de  S.  M. , 225o** 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmentation  d’iceux, 
7000**  à cause  de  l’entretien  qu’il  a des  fontaines  de 
Rungis,  palais  du  Luxembourg,  Croix-du-Tiroir  et  châ- 
teau du  Louvre,  et  800**  pour  l’entretien  des  fontaines  et 
grottes  du  château  de  Saint-Germain-en-Laye  pendant 


la  présenle  année  1701 ioo5o*t 

Au  s1  de  Cotte,  architecte,  entretenu  pour  le  service 
desd.  Bâtimens,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages.  gâoo** 

Au  sr  Gabriel,  autre  architecte 1000** 

Au  sr  Le  Maistre,  autre  architecte 1000** 

Au  sr  Félibien,  historiographe  des  Bâtimens.  1 200** 
A Jean-François  Félibien,  ayant  la  garde  des  figures 


qui  sont  dans  le  magasin  des  antiques  placé  au  Louvre . 

4oo** 

A Claude  Desgots,  jardinier,  retenu  pour  travailler 
aux  desseins  des  parterres  et  des  jardins  de  S.  M.  lors- 
qu’il luy  sera  commandé,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité 
pendant  les  trois  derniers  mois  1700  et  la  présente  an- 
née 1701 i i5oo** 

3i  octobre  : au  s‘  de  la  Hire,  professeur  de  l’Académie 
d’architecture  établie  au  Louvre,  pour  y tenir  les  confé- 
rences et  y enseigner  publiquement,  pour  1701.  1200** 
A Noël  Coypel,  peintre  ordinaire  desd.  Bâtimens, 
pour  ses  gages  de  1701 200** 
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A Friquet  de  Vaurose , peintre  ordinaire,  pour  idem. 

aooN 

A Nicolas  Bailly,  peintre  en  miniature,  entretenu 
pour  ie  service  desd.  Bâtimens 200++ 

ÉTAT  PARTICULIER. 

A François  Girardon  , sculpteur,  faisant  ordinairement 


les  modelles  et  ornemens  tant  au  Louvre  qu’ailleurs.  a oott 

A Corneille  Vanclève,  autre  sculpteur 200++ 

A Thomas  Renaudin,  autre i5ott 

A Antoine  Coisvoy,  autre 200*+ 

A Pierre  Legros,  autre îbo+t 

A Nicolas  Coustou,  autre 200*+ 

A.  Pierre  Mazelines,  autre i5ott 

A Jean  Cuvillier,  marbrier 3ott 

A François  Deschamps,  autre 3o++ 


A Dominico  Cucci,  qui  fait  toutes  les  garnitures  de 
bronze  doré  des  portes  et  croisées  des  Maisons  Royalles . 


6o++ 

A Sébastien  Leclerc,  graveur iooH 

A la  veuve  et  héritiers  de  Claude  Tricot,  maître  des 
œuvres  de  maçonnerie  des  bâtimens  du  Roy,  tant  pour 

ses  gages  anciens  qu’augmentation  d’iceux 600++ 

A Paul-Mathieu  Poisson,  maître  des  œuvres  de  char- 
penterie, pour  avoir  l’œil  sur  tous  les  charpentiers  des 

Maisons  Royalles;,  pour  idem 600++ 

A Jean  Dorbaÿ,  maçon,  pour  idem 3oW 

Aux  héritiers  Pierre  Thévenot,  autre 3ott 

A Jacques  Manières,  autre 3o++ 

A Gérard  Maircou,  autre 3oH 

A Jacques  VàiRignon,  autre 3011 

A Jean  Malet,  charpentier 3o++ 

A Michel  Remy,  menuisier 3ott 

A Jean  Denelle,  autre 3o++ 

A Anguier,  autre 3ott 

A Pierre  Roger,  serrurier 30*+ 

A André-Charles  Boule,  ébéniste 3o++ 

A Jean  Oppenordt,  autre  ébéniste 3o*+ 

A Gabriel  Janson,  vitrier 3o++ 

A Bernard  Lespinouze,  autre 3o++ 

A Jacques  Lucas,  plombier 3o++ 

A Bon  Briot,  miroitier 3o++ 

A Guillaume  Desauziers,  peintre  et  doreur.  . . . 3o++ 

A Masselin,  chaudronnier 3o++ 

A Padelain  et  Varisse,  ramonneurs 3o++ 

A Armand-Claude  Mollet,  jardinier,  retenu  pour  tra- 
vailler aux  desseins  des  parterres  et  des  jardins  de  S.  M. 
lorsqu’il  sera  commandé 5oo++ 


A René  Seguin,  concierge  du  château  du  Louvre,  pour 
tenir  nettes  toutes  les  grandes  et  petites  galleries,  les 
ouvrir  et  fermer,  pour  ses  gages  tant  anciens  que  nou- 
veaux  JOO++ 

A Duclos,  concierge  du  Collège  de  France,  pour  deux 

quartiers  de  ses  gages e5++ 

A la  veuve  du  nommé  Soulaigre,  portier  du  vieux 
château  de  Saint-Germain,  pour  trois  quartiers  de  ses 

gages 75++ 

A Pierre  Binet,  portier  du  château  neuf,  pour  idem. 

75++ 

A Louis  Poisson,  peintre,  pour  ses  gages 3 ott 

A Jean-Jacques  Aubert,  charpentier,  idem 3o++ 

A Raoul  de  Pierre,  dit  Laporte,  autre  charpentier.. 

3o++ 

A Léonard  Le  Maistre,  autre 3o+* 

A Jean  Guesnon,  menuisier 3o++ 

A Thomas  Valleren,  serrurier 3o++ 

A Joseph  Rouillé,  autre 3 c++ 

A Avé  Bourgeon,  garde  des  fontaines  de  Pougues, 

pour  trois  quartiers  de  ses  gages 75++ 

Au  sr  de  la  Cii evalleraye  , concierge  du  château  de 

Madrid,  pour  idem i5o++ 

A Gaulard,  concierge  de  l’hôtel  des  Ambassadeurs  ex- 
traordinaires  100++ 

A luy,  pour  l’eritretennement  d’un  jardinier  et  d’un 

portier i5o++ 

A la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon,  couvreur,  pour  ses  gages. 

3o++ 

A la  veuve  Jacques  Barbier,  maçon,  pour  idem.  3o++ 
A Jacques  Thurët,  horloger,  retenu  pour  entretenir 
toutes  les  pendules  des  Bâtimens,  tant  à Paris  qu’à  Ver- 
sailles, pour  ses  gages 3oo++ 

A Louis  Regnouf,  paveur  ordinaire  des  Bâtimens . 3o++ 
Somme  de  ce  chapitre..  . . 64o74++  i75  6d 

1e1  avril -3o  décembre  : à Nous,  pour  nos  gages  tant 
à cause  de  notre  charge  et  Surintendaut  et  Ordonnateur 
général  desd.  Bâtiments  et  pensions  attribuées  et  unies 
à icelle,  qu’en  qualité  de  premier  architecte  de  S.  M. 

pendant  la  présente  année  (4  p.) 49200+1 

3i  juillet  i7oi-22  mars  i702  : à M.  le  marquis  de 
Saint-JIérent,  capitaine  et  concierge  du  château  de  Fon- 
tainebleau , pour  ses  gages  pendant  les  six  premiers  mois 
de  la  présente  année,  outre  1200++  employez  dans 

l’état  du  Roy,  de  la  maîtrise  de  Melun  et  Fontainebleau 


(a  p.) 38oo++ 

Total  du  chapitre 53ooo++ 
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ANNÉE  1 702. 

RECETTE. 


20  décembre  1701  : de  Mr  Jean  de  Turmenyes,  garde 
du  Trésor  royal,  i8ooooott  pour  employer  aux  dépenses 
que  le  Roy  a ordonné  eslre  faites  en  ses  Bâtimens  pen- 
dant l’année  prochaine  1702,  et  i5ooott  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier,  à raison  de  adpour  livre.  i8i5ooott 
2 janvier  1702  : de  luy,  5000^  pour  délivrer  à mon- 
sieur Tarchevesque  de  Rouen  pour  une  année,  eschue  le 
3o  décembre  1701,  du  loyer  dedeux maisons  à luyapar- 
tenantes  rue  Vivien  à Paris,  occupées  par  la  Bibliothèque 

du  Roy,  et  4itt  i3s  4d  de  taxations 5o4iN  i35  4d 

De  luy,  12000O  pour  délivrer  au  sr  Deville,  sçavoir  : 
6ooott  par  gratification , en  considération  du  soin  qu’il  a 
pris  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Sevne  pendant  l’an- 
née 1701,  fiooott  de  pension  extraordinaire  que  S.  M. 
luy  a accordée  pendant  la  même  année,  et  ioottpour  les 

taxations îaiooH 

De  luy,  8oott  pour  délivrer  à Jean  Massagati  et  Pal- 
marin  Palmarini,  anciens  gondolliers  vénitiens,  par  gra- 
tification, en  considération  du  service  qu’ils  ont  rendu 
sur  le  canal  de  Versailles  pendant  1701,  et  6tt  i3s  4d 

pour  les  taxations 8ofit+  i 35  4d 

De  luy,  3ooH  pour  délivrer  au  nommé  Soulaigre, 
concierge  du  château  vieux  de  Saint-Germaiu-en-Laye, 
pour  son  remboursement  des  dépenses  qu’il  a faites  pour 
faire  nettoyer  dans  les  apartemens  et  cours  dud.  château 
pendant  l’année  dernière  1701  que  le  Roy  et  la  Reyne 
d’Angleterre  y ont  logé,  et  3tt  6S  8'1  pour  les  taxations  du 

trésorier 3o3tt  6S  8d 

De  luy,  684tt  5S  pour  délivrer  au  sr  curé  de  Marly, 
sçavoir  : 2io(t  pour  la  nonjouissance,  pendant  l’année 
dernière  1701,  de  75  arpens  de  prez  compris  dans  le 
fonds  de  Marly,  et  4 7 4tt  5S  pour  la  nonjouissance,  pen- 
dant lad.  année,  de  la  dixme  des  terres  labourables  de 
lad.  cure,  que  le  Boy  a fait  planter  en  bois,  y compris  la 
dixme  du  troupeau  du  Trou  d’Enfer,  et  i45  pour  les 

taxations 68ç)tt  1 9 5 

De  luy,  2000tt  pour  délivrer  au  sv  Morleï,  par  grati- 
fication, en  considération  du  soin  qu’il  a pris  des  plants 
d’arbres  des  jardins  et  avenues  des  Maisons  Royalles  pon- 
ant l’année  dernière  1701,  et  îfitt  i3s  4d  pour  les  taxa- 
tions  20i6tti3’4d 


De  luy,  îooort  pour  délivrer  au  sr  Ballon  fils , par 
gratification,  en  considération  des  services  que  feu  son 
père  a rendus  dans  les  plants  d’arbres  desd.  jardins  et 
avenues,  et  8tt  6S  8d  pour  les  taxations..  . . îooS41  6S  8d 
De  luy,  3oott  pour  délivrer  à la  veuve  du  sr  Jourdan, 
cy-devant  inspecteur  des  Bâtimens  et  jardins  du  château 
de  Versailles,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a accor- 
dée pendant  l’année  dernière  1701,  en  considération  des 
longs  services  qu’il  a rendus  à S.  M.  en  cette  qualité,  et 

2rt  1 os  pour  les  taxations. 3o2tt  ios 

De  luy,  37 pour  délivrer  au  sr  Prieur,  curé  de 
Croissy-la-Garenne  prèz  Saint-Germain-en-Laye,  pour 
son  indemnité  de  la  nonjouissance  des  dixmes,  pendant 
l’année  1701,  sur  les  terres  acquises  au  nom  du  Roy 

dans  lad.  parroisse,  et  3tt  2“  6d  pour  les  taxations 

378«  2s6d 

De  luy,  4oott  pour  délivrer  au  nommé  Chatillon, 
jardinier  de  l’orangerie  de  Fontainebleau,  par  gratifica- 
tion, en  considération  du  soin  qu’il  a eu  des  orangers  de 
S.  M.  pendant  l’année  1701,  et  3tt  65  8d  pour  les  taxa- 
tions  4o3tt  6’ 8d 

De  luy,  3ooN  pour  délivrer  à la  veuve  d’OuviER  Fleu- 
rant, cy-devant  jardinier  de  Tria  non,  par  gratification 
pendant  l’année  dernière  1701,  en  considération  de  ce 
qu’ANTOiNE  Trumel,  qui  avoit  une  pension  de  i5oott, 
qui  est  mort,  la  nourrissoit  avec  ses  enfans,  et  2tt  ios 

pour  les  taxations 3o2tt  ios 

1 7 janvier  : de  luy,  20oott  pour  délivrer  au  sr  Morand, 
prieur  du  prieuré  du  bas  Marly,  pour  son  remboursement 
tant  du  fonds  que  du  droit  d’indemnité  d’une  maison, 
cour  et  jardin,  à luy  apartenant,  sçize  au  village  de  Marly, 
laquelle  S.  M.  a fait  abatre,  et  i6tt  i3s4d  pour  les 

taxations 2016*+  i3s  4d 

De  luy,  934tt  9S  pour  employer  au  payement  des  dé- 
domagemens  et  nonjouissances  des  terres,  châtaigneraies, 
friches  et  autres  héritages  occupez  par  le  camp  du  régi- 
ment du  Roy,  marqué  près  de  Béchevet,  parroisse  de 
Lucienne,  pendant  l’année  dernière  1701,  et  7tt  1 5S  gd 

pour  les  taxations 94 2*1  4S  9d 

De  luy,  2454  17’  8d.  pour  délivrer  aux  Dames  de 

Saint-Louis,  établies  à Saint-Cyr,  pour  leur  rembourse- 
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ment  des  droits  d’indemnité  des  iots  et  ventes  qui  leur 
apartiennent  pour  les  moulins,  droits  de  gord , prez , terres 
et  autres  héritages  que  le  Roy  a acquis  et  remboursez  à 
plusieurs  particuliers  pendant  les  années  1682,  1 683  et 
1687,  sçituez  sur  la  rivière  de  Seyne,  isles  et  rivages 
d’icelle,  occupez  par  les  travaux  que  S.  M.  a ordonné 
estre  faits  pour  l’établissement  de  la  Machine  de  la  ri- 
vière de  Seyne,  et  qui  leur  sont  censuels  à cause  de  leur 
seigneurie  de  la  prévosté  de  La  Cuisine , dépendante  de  la 
manse  abbatiale  de  l’abbaye  de  Saint-Denis  en  France, 
unie  à la  Maison  et  communauté  desd.  Dames  de  Saint- 
Louis,  et  eo4++  ios  4d  pour  les  taxations.  . . 24746++  83 
3o  janvier  : de  luy,  i5oo++  pour  délivrer  au  sr  Gobebt, 
cy-devant  intendant  des  Bâlimens,  pour  la  pension  que 
le  Roy  luy  a accordée  pondant  la  présente  année,  pour 
luy  donner  moyen  de  subsister  avec  sa  famille,  et  12++  ios 

pour  les  taxations i5i2+t  103 

19  février  : de  luy,  1180*+  pour  délivrer  aux  princi- 
pal, procureur  et  boursiers  du  collège  de  Cambrai,  pour 
le  dédomagement,  pendant  l’année  dernière  1701,  de 
leurs  bàtimens,  qui  ont  esté  démolis  par  ordre  du  Roy 
pour  la  construction  du  Collège  de  France,  et  9+*  163  8ri 

pour  les  taxations 11  89+*  1 63  8d 

1 1 avril  : de  luy,  68oo++  pour  délivrer  à Alexis  F’or- 
drin  et  Elisab  eth  Lefèvre  , sa  femme , pour  leur  payement 
d’une  maison  à eux  apartenante,  sçize  à Marly,  acquise 
au  nom  du  Roy,  laquelle  S.  M.  a fait  abattre  et  démolir 
pour  l’augmenitation  de  son  parc  de  Marly,  et  56*+  i33 

pour  les  taxai  ions 6856++  i3s  4d 

6 may  : de  M.  Jean  de  Tkrmenyes  fds,  garde  du  Tré- 
sor royal,  2o>000++  pour  délivrer  au  s1'  Coijlon,  maître 
de  forges  en  Champagne,  à compte  des  tuiaux  de  fonte 
de  fer,  de  18  pouces  de  diamètre,  qu’il  a fournis  et  posés 
pour  les  fontaines  des  châteaux  de  Versailles  et  de  Marly, 
et  pour  la  conduite  de  la  rivière  d’Eure  depuis  l’année 
1686  jusqu’à  présent  , et  166++  i33  4d  pour  les  taxations 

du  trésorier 20166*+ i33  4d 

9 may  : de  luy,  3ooo++  pour  délivrer  aux  prestres  de 
la  Mission  établis  à Fontainebleau,  pour  leur  subsistance 
et  enlretennement  pendant  les  six  premiers  mois  de  la 

présente  année 3ooo++ 

26  juin  : dud.  sr  de  Turmenies  de  Nointel,  283o++ 
pour  employer  au  payement  des  gratifications  que  le  Roy 
a accordées  aux  officiers  des  bàtimens  et  jardins  de  son 
château  de  Fontainebleau  en  considération  du  bon  état 
de  leurs  entretiens  pendant  l’année  dernière  1701,  et 

a3++  j 13  8d  pour  les  taxations 2 853++  1 13  8d 

9 juillet  : de  luy,  3ooo+*  pour  délivrer  au  sr  Marignier 
par  gratification  ordinaire,  en  considération  du  travail 
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extraordinaire  qu’il  a fait  pour  la  vérification  et  le  paye- 
ment des  vieilles  debtes  des  Bàtimens  du  Roy,  et  2 5++ 

pour  les  taxations 3o25++ 

1 2 juillet  : de  luy,  1 1 ooo++  pour  délivrer  aux  s”  Chaus- 
set  et  Chantemerle  à compte  des  marbres-  de  Languedoc 
et  des  Pyrénées  qu’ils  ont  fourni  pour  le  Roy  les  années 
dernières,  et  gitt  i33  4d  pour  les  taxations  du  trésorier. 

1 1091++  1 33  4d 

22  aoust  : de  luy,  22729*+  173  4d  pour  délivrer  au 
s'  Ladoireau,  orfèvre,  sçavoir  : 14729++  1 7* 4d  pour,  avec 
3ooo++  qu’il  a cy-devant  reçeus,  faire  le  parfait  payement 
de  1 7729++  1 7S  4d  pour  six  pentes  de  trophées  de  bronze 
doré  d’or  moulu  qu’il  a faits  en  1 683  et  livrés  pour  estre 
posez  dans  la  galerie  du  château  de  Versailles,  et  8ooo++ 
par  gratification  pour  tenir  lieu  de  partie  des  intérests 

depuis  vingt  ans,  et  1 8 9++  83  3d  pour  les  taxations 

22919+t  53  7'’ 

De  luy,  435o6++  i33  9'1  pour  délivrer  au  sr  Coulon, 
maitre  de  forges  en  Champagne , pour  parfait  payement 
de  53i3o6+*  i33  gd,  à quoy  montent  les  tuyaux  de  fonte 
de  fer,  de  1 8 pouces  de  diamètre , qu’il  a fourni  et  fait 
poser  pour  les  fontaines  des  châteaux  de  Versailles  et 
Marly,  et  pour  la  conduite  de  la  rivière  d’Eure  à Ver- 
sailles, depuis  l’année  1686  jusqu’à  présent,  et  362tt  1 15  id 

pour  les  taxations 43869++  4 3 iod 

De  luy,  70197*+  i83  6d  pour  délivrer  aux  Religieux 
de  l’abbave  de  Saint- Germain -des-Prez  à Paris,  pour 
leur  remboursement  du  fonds  et  nonjouissance  jusqu’au 
ier  juillet  dernier  des  dixmes  des  héritages  sçituez  sur 
la  parroisse  du  Chesnay,  que  S.  M.  a fait  enfermer  dans 
le  parc  de  Versailles  pendant  les  années  iG64  et  16G7 
ou  fait  planter  en  avenues;  de  l’indemnité  et  nonjouis- 
sances  des  dixmes  qu’ils  ont  droit  de  prendre  sur  plu- 
sieurs hérittages  de  la  paroisse  de  La  Selle-lez-Saint- 
Cloud,  et  des  droits  seigneuriaux  à eux  dus  à cause 
des  acquisitions  que  le  Roy  a faites  avant  l’année  1676 
de  plusieurs  héritages  relevants  et  dépendants  de  leurs 
seigneuries  du  Chenay,  Verrière  et  d’Anthoni,  et  584++ 

193  8d  pour  les  taxations 70782++  183  2d 

De  luy,  76500++  pour  délivrer  à Mr  le  duc  de  Lauzun  , 
pour  son  remboursement  du  fond  et  nonjouissances , jus- 
qu’au dernier  juin  de  la  présente  année , de  la  moitié  qui 
luy  apartient  d’une  maison  apeliée  l’hôtel  de  Lauzun, 
sçituce  dans  la  patte  d’oye  de  la  grande  avenue  en  face 
du  château  de  Versailles,  qui  a esté  abatue  par  ordre  de 
S.  M.  en  1679  pour  y bâtir  la  grande  écurie,  et 

637++  103  pour  les  taxations 77137++  ios 

De  luy,  76562++  2 3 10d  pour  délivrer  à la  dame  de 
Bue  pour  son  remboursement  du  fonds  principal  et 
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nonjouissances, jusqu’au  1 *r  juillet  de  la  présente  année, 
des  moulins  de  Launay  et  du  Val,  à elle  apartenans, 
sçiluez  dans  le  fond  de  Bue  sur  la  rivière  de  Bièvre  et 
des  Gobelins,  qui  ont  esté  pris  par  ordre  du  Roy  en  1688 
pour  construire  une  machine  servant  à élever  les  eaux 
de  lad.  rivière  des  Gohelins  et  les  conduire  à Versailles; 
des  dégâts  et  nonjouissances  des  terres  et  prez  occupez 
par  une  rigolle  faite  dans  le  fonds  de  Bue  pour  conduire 
les  eaux  de  l’étang  du  Val  au  moulin  de  Launay;  des 
nonjouissances  des  prezinnon  dez  par  le  rehaussement  de 
la  chaussée  dud.  étang  du  Val;  des  fonds  et  nonjouis- 
sances des  bois  fouillés  et  occupez  par  la  grande  rigolle 
laite  pour  conduire  les  eaux  de  l’étang  de  Trappes  à 
Versailles;  des  bois  occupez  par  quatre  grands  moulins 
faits  pour  élever  les  eaux  de  lad.  rivière  de  Bièvre,  et 
par  les  routes  faites  pour  la  commodité  de  la  chasse;  du 
fond,  et  nonjouissance  des  terres  sçiluez  dans  la  plaine 
de  Satory  que  le  Roy  a fait  enclore  dans  son  parc  de  Ver- 
sailles; et  du  fond  et  nonjouissances  des  terres  et  prez 
occupez  par  les  travaux  du  grand  pont  de  Bue  et  par 
Pacqueduc  du  Trou  Salé,  et  638++  /id  pour  les  taxations 

du  trésorier 77200**  3S  2'1 

De  luy,  101 52**  6S  pour  délivrer  à Monsieur  le  mar- 
quis de  Vaires,  propriétaire  de  la  terre,  fief  et  seigneu- 
rie de  Chaumont,  dite  La  Tour  au  Besgue,  pour,  avec 
A 700++  qu’il  a cy-devant  reçeu , faire  1 4852*+  6S,  tant  pour 
le  droit  de  fief  à luy  dû  sur  le  pied  du  quint  denier,  à 
cause  de  l’acquisition  que  le  Roy  a fait,  le  1 2 janvier  1682, 
du  sr  Le  Vasseur,  seigneur  du  Plessis-Raoul,  dit  Piquet, 
et  son  épouse,  de  206  arpens  90  perches  1/2  de  bois 
taillis  en  18  pièces,  sçizes  au  terroir  du  Plessis-Picquet 
et  ses  environs,  que  des  intérests  de  la  somme  de  g Zi  A 4 +* 
pendant  l’année  dernière  et  les  six  premiers  mois  de  la 
présente,  et  84*+  i2s  pour  les  taxations.  . . 10236**  i8s 
De  luy,  5 0 4 4 *+  i6s  pour  délivrer  au  sr  Prieur,  curé  de 
Saint -Nicolas  de  Rennemoulin,  dépendant  de  l’ahbaye 
d’Hernière,  pour  la  nonjouissance  et  indemnité  à luy 
due  de  plusieurs  dixmes  qu’il  a droit  de  prendre  sur  les 
héritages  occupez  par  l’avenue  de  Villepreux  que  S.  M. 
a fait  planter  en  1 679 , parla  faisanderie  de  Rennemoulin 
et  par  les  remises  en  grains  et  bois  plantez  aux  environs 
de  lad.  faisanderie  en  1 6 8 5 , et  par  les  routes  et  fouilles 
faites  dans  les  bois  d’Hernière,  sçituez  dans  la  forest  de 
Marly  en  lad.  année  1 6 8 5 , et  4 2+*  ios  pour  les  taxa- 
tions  5o86**  1 6S  1 od 

De  luy,  3oi2**  17”,  sçavoir  : 2Ôi2*+  17*  pour  délivrer 
au  s1'  Prieur,  curé  de  Marly,  pour  le  fond  et  nonjouis- 
sance des  dixmes  qui  luy  sont  dues  sur  plusieurs  terres, 
vignes,  prez  et  autres  héritages  occupez  par  les  travaux 


que  S«  M.  a fait  faire,  en  1699,  au-dessous  et  aux  deux 
cotez  de  l’abreuvoir  de  Marly,  et  6oo**  à la  fabrique  de 
Marly,  pour  le  remboursement  du  fond,  maléreaux  et 
droit  d’indemnité  du  cimetière  de  l’ancienne  parroisse 
de  Marly-le-Bourg,  contenant  2i3  toises  de  superficie, 
fermé  de  murs , que  le  Roy  a ordonné  en  la  présente  année 
estre  transporté  au  cimetière  de  la  parroisse  de  Marly-le- 
Chatel,  et  25**  2S  2d  pour  les  taxations..  . 3 0 3 7 ++  19’  2d 
De  luy,  2809**  i3‘  9'1  pour  délivrer  à Claude  et  Ca- 
therine de  Sbve,  heriltières  de  Louis  Liesse,  procureur 
au  Parlement,  leur  grand-père,  pour  leur  payement  du 
fonds  principal  et  nonjouissances,  jusqu’au  dernier  juin 
de  la  présente  année  1702,  de  treize  arpens  et  demi  de 
terres,  vignes,  pâtures  et  autres  hérittages  sçituez  sur  le 
terroir  de  Chatou,  au  lieu  dit  Sous  le  Bois  et  sous  le 
bois  de  la  Trahison,  que  S.  M.  a pris  en  1666  pour 
l’augmentation  de  sa  garenne  de  Vézinet  sçize  entre  le 
pont  du  Pecq  et  celuy  de  Chatou,  et  23**  86  3d  pour  les 

taxations . 2833**  2* 

De  luy,  6 0 3*+  pour  délivrer  au  sr  Odonhle,  capitaine 
et  premier  maréchal  des  logis  des  gendarmes  anglois, 
pour  son  remboursement  du  prix  principal  et  nonjçuis- 
sances  de  deux  arpens  et  une  perche  de  bois  dépendant 
et  joignant  sa  maison  de  La  Ronce,  pris  par  ordre  du  Roy 
en  1700,  dans  le  buisson  de  Fausse-Repose,  pour  faire 
des  routes  pour  la  commodité  de  la  chasse , et  5**  6d  pour 

les  taxations 6o8+*  (!d 

De  luy,  3 12**  pour  délivrer  aux  héritiers  Louis  d’Emant, 
vivant  maréchal  à Versailles,  pour  nonjouissance  et  dé- 
domagement  d’une  pièce  de  pré  occupé  par  l’acqueduc 
fait  en  1 685  pour  conduire  les  eaux  bonnes  à boire  de 
Marne  et  de  Fausse-Repose  à Versailles,  et  2**  12“  pour 

les  taxations 3i4+*i2s 

De  luy,  58 1**  5S  pour  délivrer  aux  administrateurs  de 
l’hôpital  de  la  Charité  de  Saint-Cloud,  pour  le  fond, 
indemnité  et  nonjouissance,  jusqu’au  dernier  juin  de  la 
présente  année  1702,  de  75  perches  de  pré  comprises 
dans  l’isle  de  La  Chaussée,  qui  ont  esté  endomagez  par 
la  rapidité  du  nouveau  canal  de  la  rivière  de  Seyne  prèz 
la  Machine,  et  ô**  i6s  8d  pour  les  taxations.  586**  is  8d 
17  septembre  : de  luy,  611180**  pour  employer  au 
payement  des  dépenses  extraordinaires  que  le  Roy  a or- 
donné estre  faites  dans  ses  Bâtimens  pendant  la  présente 
année,  outre  les  fonds  cy-devant  faits,  et  5 0 9 3 ++  ôs  2'1 

pour  les  taxations 61627 8*+  4*  2a 

28  novembre  : de  luv,  600**  pour  délivrer  à la  veuve 
du  feu  sr  Manessier,  trésorier  général  des  Bâtimens, 
pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée  et  à ses  filles 


817 


ANNÉE  1702.  — RECETTE. 


818 


pendant  la  présente  année  pour  leur  donner  moyen  de  [ 

subsister,  et  5**  pour  les  taxations 6o5**  ! 

De  luy,  3oo**  pour  délivrer  au  nommé  Cuccy,  ébéniste  j 
et  fondeur,  pour  la  pension  que  le  Roy  lui  a accordée  ; 
pendant  la  présente  année  1702,  et  att  ios  pour  les  taxa-  ! 

lions 3o2**  1 os  ! 

12  décembre  : de  luy,  3ooo**  pour  délivrer  aux  près-  | 
très  de  la  Mission  établis  à Fontainebleau,  pour  leur 
subsistance  et  entretennemenl  pendant  les  six  derniers 

mois  de  la  présente  année 3ooo** 

18  novembre  : de  luy,  2000**  pour  délivrer  au  sr  Des-  i 
godets,  architecte,  pour  ses  apointemens  pendant  la  j 
présente  année,  et  16**  i3s  4d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier  201 6t*  1 3S  4d 

De  luy,  aooott  pour  délivrer  au  sr  Desgodets,  par 
gratification,  en  considération  du  service  qu’il  a rendu 
dans  les  Bùtimens  pendant  la  présente  année,  et 

16**  i3s  4d  pour  les  taxations 201  6**  1 3S  4d 

De  luy,  i5oott  pour  délivrer  au  nommé  Bailly,  pein- 
tre, ayant  la  garde  des  tableaux  du  Roy,  pour  ses  apoin- 
tements  pendant  la  présente  année  1702,  et  101 

pour  les  taxations 1 5 1 2**  1 os 

De  luy,  1200**  pour  délivrer  au  s1'  Dufresny  de  Ri- 
vière, l’un  des  dessinateurs  des  jardins  de  S.  M. , pour  ses 
gages  en  lad.  qualité  pendant  l’année  eschue  le  21  sep- 
tembre dernier,  et  io**  pour  les  taxations 1210** 

2G  décembre  : de  luy,  6 /j 6 g 3 1+  2a  8d  pour  délivrer  aux 
héritiers  de  Pierre  Thévenot,  entrepreneur,  et  aux 
nommez  Le  Maistre  et  Marcou,  autres  entrepreneurs, 
pour  parfait  payement  de  la  somme  de  666/193*1  2S  8d, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont 
faits  au  château  de  Saint-Germain-en-Laye  pendant  les 
années  1682  et  1 683 , et  ce  non  compris  leurs  peines, 
salaires  et  équipages  des  ouvrages  contenus  au  mé- 
moire de  partie  desd.  ouvrages,  arresté  à la  somme  de 
3o4443**  16“  qui  seront  cy-après  liquidés  et  réglez,  et 

53g**2s2d  pour  les  taxations 65232**  4S  iod 

28  décembre:  de  luy,  46/17**  8S  Pour  délivrer  au 
s1  Arnoult,  sr, avoir  : 4ooo**  pour  seize  jeunes  autruches 
à raison  de  2 5o**  la  pièce,  200+*  pour  neuf  canards 
d’Egypte  et  une  canne  musquée,  47**  8spour  trois  poules 
pintalles  (sic),  35o**  pour  un  cliat  tigre  engendré  d’un 
tigre,  et  5o**  pour  une  chèvre  de  la  Thébaïde,  qu’il  a 
livré  pour  le  service  du  Roy  à la  Ménagerie,  et  38**  i4s 
7d  pour  les  taxations 4686**  2S  r]i 

RECETTE  PARTICULIÈRE  lÿ02. 

4 décembre  1701  : d’ANTOiNE  Ringuet,  çbaron,  eoot*  | 
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pour  le  prix  de  deux  cents  ormes  morts  du  jardin  de 
Trianon  , qui  luy  ont  esté  vendus  au  proffit  du  Roy.  200** 
i5  janvier  1702  : de  Symphorien  Potier,  600**  pour 
une  année,  eschue  le  dernier  décembre  1701,  du  loyer 
des  prez  et  terres  plantées  en  ozier  qui  sont  dans  les  isles 

proche  la  Machine,  apartenantes  au  Roy 600** 

i 1 janvier  1702  : de  la  somme  de  28000**  provenant 
de  la  cassette  de  Monseigneur,  sçavoir  : 27768**  1 2S  pour 
être  employée  à compte  des  ouvrages  que  Monseigneur 
a ordonné  cslre  faits  au  château  de  Meudon  en  la  pré- 
sente année,  et  a 3 1 +*  85  pour  les  taxations..  . . 28000** 
i5  janvier  1702  : de  M.  Jouan,  huissier  de  la  Chambre 
du  Roy,  4o**  ios  pour  le  prix  de  la  menuiserie  qui  luy 
a esté  vendue,  provenant  du  magasin  des  démolitions.  . 

4o**  ioJ 

De  Jean  Tuyeau,  de  la  parroisse  de  Lucienne,  pour  le 
prix  de  la  dépouille  des  châtaigniers  des  bois  de  Marly 

joignant  les  glacières 180** 

Du  sr  Bon  Briot,  miroitier,  pour  le  prix  de  357  glaces 
qui  ont  esté  par  luy  ôtées  des  petits  aparlemens  du  Roy 
au  château  de  Versailles,  et  du  cabinet  de  Madame  la 
princesse  de  Conty  douairière,  au  château  de  Meudon, 
suivant  l’état  qui  est  demeuré  attaché  au  marché  passé 
devant  de  Beauvais  et  son  collègue,  notaires  au  Châtelet 
de  Paris,  le  3 septembre  1701,  payable  moitié  au  8 jan- 
vier 1702  et  l’autre  moitié  au  8 avril  ensuivant.  io5oo** 
De  M.  L’Héritier,  trésorier  général  de  l’hôtel  royal 
des  Invalides,  îooooo**,  suivant  l’ordre  à luy  donné  par 
M.  Ciiamillart  cejourd’liui , pour  estre  employée  aux 
dépenses  à faire  à l’église  dud.  hôtel  pendant  la  présente 
année,  lad.  somme  payable  par  chacun  des  dix  premiers 
[mois]  de  la  présente  année,  à raison  de  10000**  par 

mois 100000** 

5 février  : du  nommé  Gérard,  marbrier,  1 54**  i3s  4d 
pour  le  prix  de  2 pieds  7 pouces  de  marbre  de  Lan- 
guedoc, à 2 5**  le  pied  cube,  et  de  2 pieds  7 pouces  de 
marbre  de  Campan,  à 35**  le  pied  cube,  qui  luy  ont 

esté  livrés  du  magasin i54**  1 3S  4A 

12  février:  de  Jerosme  Derbais,  marbrier,  sçavoir: 
4320**  pour  le  prix  de  70  pieds  cubes  de  marbre  de 
Languedoc,  à raison  de  1 6**  le  pied  cube,  3075**  pour 
123  pieds  de  marbre  verd  de  Campan,  à 2 5**  le  pied 
cube,  960**  pour  60  pieds  de  brèche  grise,  à raison  de 
16**  le  pied  cube,  et  800**  pour  20  pieds  de  marbre 
serancolin,  à raison  de  4 o*+  le  pied  cube,  le  tout  à luy 

livré  du  magasin  du  Roy g 1 5 5** 

19  mars:  de  la  somme  de  i4ooo**  provenant  de  la 
cassette  de  Monseigneur,  sçavoir:  i3884**  65  pour  estre 
employé  à compte  des  ouvrages  qu’il  a fait  faire  à Meu~ 
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don  en  la  présente  année,  et  n5**  i4s  pour  les  taxations 

du  trésorier..  . i4ooo** 

12  mars  : de  celle  de  1 4ooo**  provenant  de  la  cassette 
du  Roy,  sçavoir:  1 3886^  6S  pour  estre  employée  à compte 
des  ouvrages  que  S.  M.  a ordonné  estre  faits  au  palais 
de  Trianon  en  la  présente  année,  et  ii5**  t4s  pour  les 

taxations i4ooo** 

2 avril  : du  sr  Pigoreau , 243**  53  restant  de  celle  de 

269**  195  Cd  provenans  de  la  vente  de  quelques  équipages 
du  s1  Le  Maistre,  entrepreneur  de  l’acqueduc  de  Main- 
tenon,  apartenans  à S.  M.,  attendu  qu’ils  sont  passez 
aud.  Le  Maistre  dans  le  compte  que  le  sr  Robelin  a fait 

avec  luy 2 43**  5 3 

Des  particuliers  qui  ont  jouy  des  herbes  et  pesches  de 
la  nouvelle  rivière  d’Eure  depuis  Pontgoin  jusqu’à  Rer- 

clière  pendant  l’année  dernière  1701 786++  ios 

9 avril  : de  ceux  qui  ont  achepté  5990  fagots  prove- 
nant -des  élaguages  des  arbres  de  l’avenue  de  la  porte 
Saint-Antoine  à Marlv  vendus  au  profit  du  Roy,  à raison 

de  5tt  le  cent 299**  1q3 

De  la  demoiselle  Bâton  Dufresne,  3oo**  pour  le  prix 
des  matéreaux  provenant  de  la  démolition  qu’elle  a fait 
faire  à ses  dépens  du  batiment  de  la  mivoix,  sçitué  dans 
le  parc  de  Fontainebleau,  ainsy  qu’il  est  expliqué  par  le 
marché  qui  en  a esté  fait  au  profit  de  S.  M.  le  1 6 mars 
dernier,  au  pied  duquel  est  l’ordonnance  cy  enregistrée 

3oo** 

16  avril:  de  Jean  Cuvillier,  marbrier,  267**  ios  pour 
le  prix  d’une  tranche  de  marbre  portor,  toisant  en  cube 
4 pieds  5 pouces  6 lignes,  qui  lui  a esté  livrée  du  ma- 
gasin du  Roy,  à raison  de  60**  le  pied 267**  10’ 

7 may  : de  la  somme  de  22000**  provenant  de  la  cas- 
sette de  Monseigneur  pour  estre  employée,  sçavoir: 
a 1 8 1 8 tt  5”  à compte  des  ouvrages  qu’il  fait  faire  à Meu- 
don  en  la  présente  année,  et  1811*  i5s  pour  les  taxations 

22000** 

De  la  somme  de  i4ooo**  provenant  de  la  cassette  du 
Roy,  sçavoir:  1 3886^  6S,  dont  6ooo**  pour  estre  employée 
à compte  des  ouvrages  que  S.  M.  a ordonné  estre  faits 
à Trianon  en  la  présente  année,  et  le  surplus  au  paye- 
ment des  ouvrages  que  S.  M.  a fait  faire  au  gros  pavillon 
de  Marly,  et  1 15*+  i43  pour  les  taxations  ....  i4ooo** 

2 juillet:  de  la  somme  de  28000**  provenant  de  la 

cassette  de  Monseigneur,  comme  il  est  énoncé  au  fol.  7 
recto 28000** 

3 juillet  : de  Jean  Cuvillier,  marbrier,  4oo**  pour  le 

prix  d’une  tranche  de  marbre  de  Languedoc,  toisant  en 
cube  2 5 pieds,  qui  lui  a esté  livrée  du  magasin,  à rai- 
son de  16**  le  pied  cube 4oo** 


16  juillet:  de  Nicolas  Dezaigre,  marbrer,  3700**, 
sçavoir:  1280**  pour  le  prix  de  80  pieds  de  marbre  de 
Languedoc,  à 16**  le  pied  cube,  ii4o**  pour  72  pieds 
de  brcsche  grise,  à 16**  le  pied,  8oo**  pour  3e  pieds  de 
verd  de  Campan,  à 20**  le  pied,  et  48 0**  poir  12  pieds 
de  serancolin  en  tranches  qui  ne  peut  servir  aux  ouvrages 

du  Roy,  à 4o**  le  pied  cube 8700** 

Des  nommez  Lisqui,  Tablé,  Dezaigre  et  Derbais, 
75oo**,  sçavoir  : 3200**  pour  le  prix  de  200  pieds  cubes 
de  marbre  de  Languedoc,  à 16**  le  pied,  1600**  pour 
100  pieds  de  brcsche  grise , à 16**  le  pied,  i5oo**  pour 
60  pieds  de  verd  de  Campan,  à 25**  le  pied,  et  1200** 
pour  3o  pieds  de  serancolin  en  petites  trancaes  du  ma- 
gasin, qui  ne  peuvent  servir  aux  ouvrages  du  Roy,  à 4o** 

le  pied  cube 7600** 

De  Pierre  Lisqui,  marbrier,  4 o5  5**,  sçavoir:  1920** 
pour  120  pieds  de  marbre  de  Languedoc,  à j 6**  le  pied, 
8oo**  pour  5o  pieds  de  brèche  grise,  à 16*+  le  pied, 
87b**  pour  35  pieds  de  verd  de  Campan,  à 2.0**  le  pied, 
et  48o**  pour  12  pieds  de  serancolin  en  tranches  du  ma- 
gasin, qui  ne  peuvent  servir  aux  ouvrages  du  Roy,  à 4o** 

le  pied  cube 4 o55+* 

3o  juillet  : de  Louis  Regnouf,  paveur,  1 4oa**  ios  pour 
le  prix  de  3 1 1 toises  2/3  carrées  de  pavé  pris  tant  sur 
la  montagne  de  Salaury  qu’au  Bois-Robert,  à 4**  ios  la 

toise i4o2**  ios 

De  plusieurs  particuliers,  tant  pour  la  vente  des  foins 
et  avoines  recueillis  sur  les  étangs,  rigolles  et  autres 
terres  apartenans  au  Roy  dans  les  déparlemens  de  Trap- 
pes, Saclay  et  Le  Perray,  que  des  baux  donnés  à ferme 

desd.  terres,  étangs  et  rigolles  pour  l’année  1701 

4 673+*  1 6S  7e1 

Du  nommé  Ergo,  marbrier,  369**,  sçavoir:  220**  pour 
le  prix  de  9 pieds  de  marbre  verd  de  Campan  qui  luy  a 
esté  livré  dud.  magasin,  à 2 5**  le  pied  cube,  et  i44** 
pour  9 pieds  de  marbre  de  J^anguedoc,  livré  idem,  à 1 6** 

le  pied  cube 869** 

De  Claude  Tablé,  autre,  200**  pour  le  prix  d’un  bloc 
de  marbre  blanc  qui  s’est  trouvé  sur  le  port  Saint-Nicolas, 
apartenant  au  Roy,  toisant  plusieurs  pieds  cube , et  qui  a 
esté  adjugé  aud.  Tarlé  à condition  de  l’enlever  à ses  dé- 
pens  200** 

i3  aoust  : d’HoxonÉ  Bertaude,  jardinier  à Toulon, 
pour  une  année,  eschue  le  3o  avril  dernier,  de  la  rente 
qu’il  doit  du  jardin  de  S.  M.  à Toulon,  suivant  le  traité 
qui  en  a esté  fait  avec  Guillaume  Le  Rot,  aussi  jardinier 
à Toulon,  devant  notaire  royal  dud.  Toulon,  du  8 juin 
1 697,  pour  six  ans,  au  lieu  et  place  duquel  led.  Bertaude 
a esté  subrogé  par  acte  du  7 may  1701 100** 
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27  aoust  : de  Pierre  Leclerc,  dit  Pitre,  pour  le 
prix  de  la  vente  au  profit  du  Roy  du  poisson  qui  a esté 
pesché  dans  les  étangs  du  vieux  Saclay  et  d’Orsigny,  et 
des  vieux  cordages  trouvez  dans  les  magasins  de  Bue, 
suivant  le  marché  fait  par  devant  de  Beauvais  et  son  col-  j 
lègue,  notaires  au  Châtelet  de  Paris,  le  25  janvier  1700  ' 

1 108++  4S 

10  septembre  : de  Louis  Regnouf,  paveur,  76++  i0s 
pour  le  prix  de  1 8 toises  de  petit  pavé  qui  luy  a esté  livré , 
cà  raison  de  4++  5S  la  toise,  ied.  pavé  sortant  d’un  garde- 
manger  de  la  Bouche  du  Boy  et  d’une  salle  de  la  Chan- 
cellerie  7fittios 

4 septembre  : de  la  somme  de  2 8ooott  provenant  de 
la  cassette  de  Monseigneur,  sçavoir:  277 68++ 1 2spourestre 
employée  à compte  des  ouvrages  que  Monseigneur  a or- 
donné estre  faits  au  château  de  Meudon  en  la  présente 

année,  et  2 3i++  8S  pour  les  taxations 28000++ 

20  septembre  : de  Nicolas  Dezaigre,  marbrier, 
274++  i6s  7d,  sçavoir  : 220++  i6s  8‘*  pour  le  prix  de  cinq 
tranches  de  marbre  verd  de  Campan,  toisant  en  cube  j 
8 pieds  10  pouces,  à 2 5+t  le  pied  cube,  et  53++  19*  1 id  j 
pour  une  tranche  de  marbre  de  Languedoc,  toisant  3 pieds  ' 
4 pouces  4 lignes,  à 16+*  le  pied  cube..  . . 274++  i6s  7'1  j 


5 novembre  : de  la  somme  de  2 8ooott  provenant  de  la 
cassette  de  Monseigneur,  sçavoir  : 27768++  1 23  pour  estre 
employée  à compte  des  ouvrages  que  Monseigneur  a or- 
donné estre  faits  au  château  de  Meudon  en  la  présente 
année,  et  23i++  8S  pour  les  taxations 28000++ 

26  novembre  : de  Claude  Tarlé,  marbrier,  296*+  2S  2d, 
sçavoir  : 129+t  2S  2d  pour  le  prix  de  8 pieds  10  lignes  de 
marbre  de  Languedoc,  à 16++  le  pied,  et  167++  pour 
6 pieds  8 pouces  2 lignes  cubes  verd,  de  Campan,  à 2 5tt 
le  pied  cube 296+*  2S  2'1 

3 décembre  : de  la  somme  de  i4ooo+*  provenant  de 
la  cassette  de  Monseigneur  pour  estre  employée, sçavoir  : 
i3884++  6s  à compte  des  ouvrages  qu’il  a fait  faire  à 
Meudon  en  la  présenté  année,  et  ii5++i4s  pour  les 

taxations i4ooo++ 

21  juillet  1703  : de  la  somme  de  71292++  5S  1 id,  à 
laquelle  monte  le  reliquat  du  compte  de  l’année  1700, 

arresté  cejourd’hui 71292+*  5S  1 id 

28  aoust  1704  : des  particuliers  locataires  des  maisons 
apartenantes  au  Roy  à Paris,  pour  le  prix  de  leurs  baux 
pendant  1702 2000++ 


DÉPENSE. 


CHÂTEAU  ÜE  VERSAILLES. 
maçonnerie. 

4 décembre  1701-10  décembre  1702  : à Jacques 
Mazière,  entrepreneur,  à compte  des  ouvrages  de  ma- 
çonnerie qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  en  1700, 

1701  et  1702  (19  p.) i65oo++ 

22  janvier- 18  juin  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 

de  maçonnerie  à Trianon  (7  p.) 12000++ 

10  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  à la 

Ménagerie 1000*+ 

2 4 octobre- 12  décembre  : à luy  et  aux  héritiers  de 
Pierre  Bergeron,  son  gendre,  parfait  payement  de 
232i653+t  5S  5d5  à quoy  montent  leurs  ouvrages  de  ma- 
çonnerie au  Grand  Commun  et  aux  Récollels  depuis 

1681  jusqu’en  1690  (2  p.) 6343g++  3S  gd 

22  janvier  : à Daufresne  , maçon  , pour  avoir  posé  et 
nettoyé  les  garnitures  des  dessus  des  cheminées  du  châ- 
teau de  Versailles  pour  les  empêcher  de  fumer.  . 2o5++ 
16  avril  :à  Adenet,  maçon,  pour  les  ouvrages  de  ma- 


çonnerie qu’il  a faits  dans  i’apartement  du  Boy  au  château 

de  Versailles 1 6o++  7*  6d 

3 may-22  juillet  : à la  veuve  et  aux  héritiers  de  Jac- 
ques Gabriel  elà  Maurice  Gabriel,  entrepreneurs,  par- 
fait payement  de  54971++  i6sgd,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  du  petit  bâtiment  des  écuries  de 
la  Reyne  pour  faire  un  réservoir  des  eaux  bonnes  à boire 
et  les  réparations  de  maçonnerie  qu’ils  ont  laites  en  la 
dépendance  du  château  de  Versailles  depuis  l’année  1 683 

( 2 p.) 52871++ 165  9d 

23  juiUet-19  novembre  : à Liiérault,  plâtrier,  pour 
20  muids  et  58  voyes  de  plâtre  qu’il  a fourni  pour  faire 
les  mode  lies  de  vases  et  autres  pour  le  jardin  de  Trianon 
(2  p.) 343++  i3s  4d 

Somme  de  ce  chapitre. ...  1 465ao++  13  4'1 

FUMIERS. 

22  janvier- 29  octobre  : à Denis  Buteau  , voiturier, 
pour  les  fumiers  et  marc  de  vigne  qu’il  a fournis  pour 
les  jardins  et  les  orangers  de  Versailles  et  de  Trianon 
(6p.) n86++io! 

52  . 
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SABLE  DE  RIVIERE. 

19  février-ai  juillet  : à de  Vienne,  voiturier,  parfait 

payement  de  AoAo++  7’  6d  pour  la  voiture  de  1A80  muids 
de  sable  de  rivière  qu’il  a voiture  à Versailles,  et  1629 
muids  1/2  à Trianon  (5  p.) i5Ao++  7“  6d 

20  aoust-10  décembre  : à luy,  pour  led.  sable  de  ri- 

vière qu’il  voiture  à Versailles  et  à Trianon  (5  p.).  . . . 
.......  2600++ 

19  février- a3  juillet  : à Jacques  Aymond,  voiturier, 

parfait  payement  de  2682++  i6s  pour  i6A5  muids  1/2 
qu’il  a tiré  de  la  rivière  de  Seyne  et  voituré  dans  les 
jardins  de  Trianon  (2  p.).  782**  165 

20  aoust-10  décembre  : à luy,  à compte  du  sable 

de  rivière  qu’il  voiture  (5p.) .........  2100++ 

19  février-2  3 juillet  : à Louis  de  Lagarde,  pour  le 
tirage  de  2172  muids  1/2  de  sable  de  rivière  qu’il  a 
tiré  de  la  Seyne  (3  p.). 5A3++  2 5 6d 

1 7 septembre  : à luy,  à compte  du  sable  qu’il  a 

tiré 200++ 

Somme  de  ce  chapitre 76161+6’ 

ouvrages  de  terrasses. 

19  février-19  mars  : à la  veuve  Félix,  sur  les  bonnes 
terres  qu’elle  voiture  pour  l’orangerie  de  Versailles  (2  p.) 
. . Aoo++ 

2 avril-18  juin  : à elle,  pour  les  terres  qu’elle  remue 
pour  le  nouveau  bâtiment  de  Trianon  (A  p.).  1075++  io‘ 

29  octobre- 10  décembre  : à elle,  sur  le  nettoyement 
de  la  pièce  d’eau  le  long  du  chemin  de  la  Ménagerie 


(3  p.) 700++ 

Somme  de  ce  chapitre 217.5++  105 

GLACIÈRES. 


19  mars  : à Remy  Janson,  jardinier,  parfait  payement 
de  Ao36++,  à quoi  monte  l’emplissage  des  glacières  de 
Clagny,  Satory,  Trianon  et  la  Ménagerie,  pendant  l’an- 
née dernière  1701 986*+  io“ 

CHARPENTERIE. 

8 janvier-10  décembre  : à Jean  Mallet,  charpentier, 
sur  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fait  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Versailles  (11  p.) 6200++ 

19  janvier  1703  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  char- 
penterie qu’il  a faits  pendant  les  trois  années  dernières 

25oo++ 

Somme  de  ce  chapitre 8700*+ 

COUVERTURES. 

8 janvier  : à la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon,  couvreur,  à 


compte  des  ouvrages  et  réparations  de  couverture  qu’elle 
fait  faire  en  la  dépendance  du  château  de  Versailles.  . . 

3oo++ 

22  janvier-i  9 novembre  : à Gilles  Charuel,  à compte 

de  ses  ouvrages  de  couverture  (9p.) 2900^ 

1 6 avril-9  juillet  : à Jean  Pichot,  couvreur  de  chaume , 
pour  les  réparations  de  couverture  qu’il  a fait  aux  gla- 
cières de  Versailles,  Clagny  et  Trianon  (2  p.) 

1 1 8+t  1 35  Ad 

• Somme  de  ce  chapitre 3 3 1 8++  1 3S  Ad 

menuiserie. 

A décembre  1701-10  décembre  1702  : à Barthélemy 
du  Cors  , menuisier,  sur  la  menuiserie  qu’il  a faite  en  la 
dépendance  du  château  de  Versailles  (19  p.).  . . G3oo++ 
2 3 juillet  : à luy,  sur  les  bancs  de  menuiserie  qu’il 

fait  pour  les  jardins  de  Trianon 3oo++ 

i5  avril-may  : à Jean  de  N elle,  menuisier,  sur  les 
caisses  qu’il  fait  pour  l’orangerie  de  Versailles  (3  p.)... 

2000++ 

26  avrii-iA  may  : à luy,  sur  la  menuiserie  qu’il  fait 


au  palais  de  Trianon  ( 2 p.) 3ooo++ 

A juin- 17  septembre:  à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
menuiserie  au  château  de  Versailles  (3  p.)....  i5oo++ 


A décembre-9  avril  : à Antoine  Rivet  et  à sa  veuve, 
parfait  payement  de  970 17++  1 Gs  7e1,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 
château  de  Versailles  en  1699,  1700  et  1701,  y com- 
pris A000++  de  gratification  à cause  de  la  précipitation  de 

l’ouvrage  (6  p.) 129171+ i6s6d 

22  juillet  1703  : à la  veuve  dud.  Rivet  et  à ses  héri- 
tiers, parfait  payement  de  n368t+As5d,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  Maisons 
Royalles  et  maisons  aparlenantes  au  Roy  à Paris,  à Ver- 
sailles et  à la  paroisse , pendant  les  années  1700,  1701  et 

1702 711 8++  As  5d 

2 avrH-29  octobre:  à Jean  Guesnon,  menuisier,  sur 
la  menuiserie  qu’il  fait  à l’aparlement  du  palais  de 

Trianon  (7  p.) 53oo++ 

22  janvier-19  novembre  : à Louis  Chevalier,  menui- 
sier, sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  au  château 

de  Versailles  (A  p.) goo++ 

29  octobre-11  décembre  : à Marteau,  menuisier,  sur 
la  menuiserie  qu’il  fait  aux  apartemens  du  château  de 

Versailles  (3p.) i5oo++ 

A décembre  1701-19  novembre  1702  : à Pierre  de 
Jan,  dit  Toulouzin,  menuisier,  à compte  des  ouvrages 
et  réparations  de  menuiserie  qu’il  fait  en  la  dépendance 
du  château  de  Versailles  (7  p.) 1A00++ 
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a3  juillet- 29  octobre  : à luy,  pour  avoir  déposé  et 
reposé  les  châssis  d’hyver  des  croisées  des  grands  aparte- 

ments  du  château  de  Versailles  (2  p.) 1 99+t 

1 6 avril  : à Bourgoin  , menuisier,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a faits  dans  les  apartemens  du  château  de  Ver- 
sailles  270++  6S 

1 8 juin  : à Hémont,  pour  avoir  acomodé  les  châssis 
des  tableaux  de  l’apartement  du  Roy,  à Versailles.  i5++ 
7 may-10  décembre  : à Jacques  Loyseleur,  marchand 
de  bois,  sur  les  planches  de  bois  qu’il  fournil  pour  les 
bâtimens  du  château  de  Versailles  et  seaux  qu’il  fait  pour 

l’orangerie  deTrianon(5  p.) i8oo+t 

Somme  de  ce  chapitre. , . 445i3++  6S  nd 

SERRURERIE. 

5 février  : à Caffin,  serrurier,  pour  la  ferrure  qu’il 
a fait  aux  consolles  du  cabinet  du  Roy,  au  château  de 
Versailles 75++ 

4 décembre  1701-10  décembre  1702  : à Nicolas 

Desjardins,  serrurier,  sur  les  ouvrages  de  serrurerie 
qu’il  fait  dans  les  apartemens  du  château  de  Versailles 
et  à Trianon  (1  9 p.) 11  600++ 

22  janvier-10  décembre  : à Thomas  Vallerend,  ser- 
rurier, sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  fait  en  la  dé- 
pendance du  château  de  Versailles  et  à Trianon  (12  p.) 

38oo++ 

7-21  may  : à luy,  sur  la  ferrure  des  caisses  de  l’oran- 
gerie de  Versailles  (2p.) 8oo++ 

29  juillet  : â André  Guyot,  serrurier,  pour  avoir  raco- 
modé  deux  cris  des  magasins  des  bâtimens  du  Roy.  3o+t 
A Julien  Le  Picard,  serrurier,  pour  les  ouvrages  de 

serrurerie  qu’il  a faits  à Trianon 161++  185 

Somme  de  ce  chapitre i6466++  i8s 

VITRERIE. 

5 février- 10  novembre  : à Bernard  L’Espinouze,  vi- 
trier, sur  les  ouvrages  de  vi  trerie  qu’il  fait  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Versailles  et  à la  Ménagerie  (9  p.) 
35oo++ 

4 décembre  1701-10  décembre  1702  : à Gabriel 
Janson,  vitrier,  sur  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  fait  en 
la  dépendance  du  château  de  Versailles  et  à Trianon 


(12  p.) 43oo++ 

Somme  de  ce  chapitre 7800++ 


PLOMBERIE. 

8-19  février  : à Jacques  Lucas,  ptombier,  sur  ses  ou- 
vrages en  la  dépendance  du  château  de  Versailles  (2p.) 
■ • • • 1000++ 


7 may- 2 o aoust  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  plomberie 

aux  cascades  de  Trianon  (4  p.) 1800++ 

21  may-9  octobre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  plom- 
berie qu’il  fait  sur  les  combles  de  Trianon  (4  p.)  2000++ 
19  mars  : à Claude  Denis,  fontainier,  pour  la  soudure 
extraordinaire  qu’il  a employée  aux  ouvrages  des  con- 


duites du  jardin  de  Versailles. 488*+  1 5S 

Somme  de  ce  chapitre 5288++  1 5S 


OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  DE  BRONZE. 

2 avril  - 19  novembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  à 
compte  des  ouvrages  de  cuivre  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Versailles  (2  p.) 600++ 

4 juin -9  juillet  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux  cascades 

de  Trianon  (2  p.) 800++ 

19  février- 19  novembre  : à Duchemin,  chaudronnier, 
sur  les  ouvrages  et  réparations  qu’il  a faits  aux  couver- 
tures de  cuivre  du  château  de  Versailles  (4  p.).  1060++ 
29  octobre  : â luy,  sur  les  ouvrages  de  cuivre  qu’il 
fait  pour  les  fontaines  du  jardin  de  Versailles..  . . 3oo++ 
19  mars  : à Claude  Denis,  fontainier,  pour  la  sou- 
dure extraordinaire  qu’il  a employée  aux  ouvrages  des 
conduites  du  jardin  de  Versailles 488++  1 5S 

4 décembre  1701-19  novembre  1702  : à Julien  Lo- 

chon,  ébéniste  et  fondeur,  sur  les  ouvrages  de  bronze 
doré  qu’il  fait  dans  l’apartement  du  Roy  à Versailles 
(7  p.) 35oo++ 

5 février  - 20  aoust  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux  appar- 

temens  de  Trianon  (5  p.) 1900++ 

7 may  : à luy,  sur  la  dorure  des  ferrures  de  bronze  de 

la  petite  gallerie 3oo++ 

i3  aoust  : à Sohier,  fondeur,  parfait  payement  de 
6o35++,  à quoy  montent  les  ornemens  de  bronze  qu’il  a 
faits  pour  les  rempes  et  balcons  des  escaliers  de  la  Mé- 
nagerie à Versailles,  et  pour  les  balcons  et  croisées  du 
nouveau  bâtiment  de  la  petite  cour  de  Monseigneur  au 


château  de  Versailles 485++ 

Somme  de  ce  chapitre 9433++  i5s 


DORURE. 

4 décembre  1701-10  décembre  1702  : à Guillaume 
Desauziers,  doreur,  à compte  des  ouvrages  de  dorure 
qu’il  a faits  et  qu’il  fait  dans  les  apartemens  et  dépen- 
dances du  château  de  Versailles  (18p.) 21200++ 

4 décembre  1701-19  janvier  1703  : à Josse  Tristan, 
doreur,  à compte  de  la  dorure  qu’il  fait  dans  les  aparte- 
mens du  château  de  Versailles  (6  p.) 9000++ 

4 janvier  1701-19  janvier  1703  : à Choulier  et  Pe- 
tit, doreurs,  parfait  payement  de  1957++  i35  2d,  à quoy 
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montent  les  ouvrages  de  dorure  qu’ils  ont  faits  à l’apar- 
tement  de  madame  la  duchesse  de  Bourgogne,  au  châ- 
teau de  Versailles  (3  p.) 757**  1 3S  2a 

9 juillet  1703-29  janvier  1703  : audit  Cuoulier, 
parfait  payement  de  1 2854**  12’  2d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits,  depuis  1698  jusqu’en 
1701,  tant  au  château  de  Versailles  qu’à  Meudon  (2p.) 

2624**  1 25  ad 

19  janvier  1703  : aud.  Cuoulier,  pour  ses  ouvrages 
par  augmentation  à l’apartemenl  de  Mgr  le  duc  de  Bour- 
gogne dans  le  château  de  Versailles,  en  1699.  102**  ios 
5 février- 20  aoust  : à Héron,  doreur,  sur  les  tringles 
qu’il  a dorées  pour  les  rideaux  et  portières  de  l’aparte- 
ment  du  Roy  au  château  de  Versailles  (3  p.)..  . noo** 
Somme  de  ce  chapitre.  . . 3/1784*+  i5s  4d 

• PEINTURE. 

4 décembre  1701  - io  décembre  1702  : à Estienne 
Bourgault,  peintre,  à compte  des  ouvrages  de  grosse 
peinture  qu’il  fait  en  la  dépendance  du  château  de  Ver- 
sailles et  de Triauon  (16  p.) 66oo** 

19  mars  1702  - i5  janvier  1708:  à Claude  Audran, 

peintre,  parfait  payement  de  67222**,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits  en  1699,  1700  et 
1701  tant  au  château  de  Versailles,  à la  Ménagerie  et 
à Meudon,  que  les  vingt-un  tableaux  qu’il  a faits  pour 
servir  aux  tapisseries  des  Gobelins  et  à faire  des  por- 
tières pour  les  apartemens  du  Roy  (3  p.) 21822** 

2 3 juillet  : à Nicolas  Bailly,  peintre,  pour  la  cou- 
leur de  bronze  qu’il  a imprimée  sur  les  vazes  et  dragons 
du  jardin  de  Trianon  et  sur  les  ferrures  des  portes  et 
croisées  des  apartemens  dud.  palais 4 1 1 *+  1 8 s 

20  aoust  : à luy,  sur  la  peinture  des  torchères,  vases 

et  cassolettes  de  la  Salle  du  bal ^92** 

16  septembre  : au  sr  Rigault,  peintre  ordinaire  du 
Roy,  pour  deux  grands  portraits  du  Roy  en  pied , avec 
l’esquisse  en  petit  desdits  portraits,  comme  aussy  du 
portrait  en  pied  du  roy  d’Espagne,  qu’il  a faits  pendant 

la  présente  année 10000** 

4 décembre  1701  : au  sr  Vernansal,  peintre,  pour 
les  tableaux  qu’il  a agrandis,  pour  l’apartement  du  Roy  à 

Versailles 4oo** 

A Cristophe  Paillet,  peintre,  pour  les  journées  d’ou- 
vriers et  fourniture  qu’il  a faits  pour  le  nettoyement  des 
peintures  et  dorure  des  grands  apartemens.  et  grande 

gallerie  du  château  de  Versailles a 5 1 ** 

19  janvier  1703  : au  s1'  Coypel  le  fils,  peintre,  à 
compte  des  tableaux  qu’il  a faits  pour  le  service  du  Roy 


et  qui  ont  esté  posez  à plusieurs  endroits  du  château  de 


Versailles  et  à la  Ménagerie 5ooo** 

Somme  de  ce  chapitre 44876**  i8s 


SCULPTURE. 

4 décembre  1701  : à Claude  Rertin,  sculpteur,  pour 
les  ouvrages  et  réparations  de  sculpture  qu’il  a buts  dans 
les  châteaux  et  jardins  de  Versailles  en  la  présente  année 

1701 4 a 77+*  ios 

8 janvier- 18  juin  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 

sculpture  qu’il  a faits  à Trianon  en  1702  (3  p.) 

63 9**  25 

4 janvier  1702-11  mars  1703  : à Pierre  Taupin, 
Marin  Bellan,  André  Le  Goupil,  Jules  Dugoullon  et 
Robert  Lalande,  sculpteurs,  parfait  payem?nt  de 
77757**  15  7d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  sculpture 
en  bois  qu’ils  ont  faits  tant  au  château  de  Versailles,  pa- 
lais de  Trianon,  Marly,  Meudon  et  château  de  Fontaine- 
bleau pendant  les  années  1701  et  1702  (8  p.) 

5 1 807+*  15  7* 

11  mars  1703  : à Marin  Bellan,  parfait  payement 
de  432  3**  i3s  3d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  sculp- 
ture en  bois  par  luy  faits  à la  Ménagerie  du  château  de 

Versailles  en  1701  et  1702 1 1 73**  1 33  3d 

À Robert  Lalande,  sculpteur,  parfait  payement  de 
1284**,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  sculpture  en  bois 
qu’il  a faits  à l’apartement  de  Monseigneur  le  duc  de 

Bourgogne  en  1699 234** 

19  février  : à Hardy,  sculpteur,  pour  les  desseins  et 
modelles  qu’il  a faits  des  rampes  et  escaliers  de  la  Ména- 
gerie de  Versailles 3 26 

2 3 juillet  : à luy  et  Poirier,  pour  la  sculpture  de 
quatre  consolles  des  clefs  des  croisées  sous  le  balcon  ch 

cabinet  du  Roy  à Trianon 200*- 

2 avril  : à Noël  Jouvenet  et  Spingola,  sculpteurs,  sur 
les  ouvrages  de  sculpture  en  plâtre  qu’ils  ont  fails  dans 
les  apartemens  du  château  de  Versailles 5oo** 

22  janvier  : à Gaillard,  sculpteur,  pour  les  journées 

qu’il  a employé  au  modèle  du  chapiteau  pour  la  cha- 
pelle du  château  de  Versailles 55** 

23  juillet- 29  octobre  : à luy  et  Noël,  ù compte  de 

la  sculpture  des  chapiteaux  de  la  chapelle  de  Versailles 
(2  p.) 1000** 

17  septembre  : à François,  sculpteur,  sur  la  sculpture 

des  chapiteaux  de  la  chapelle 3oo** 

Somme  de  ce  chapitre.  . . 5666 1**  6S  iod 

MARBRERIE. 

22  janvier  - 1 7 juillet  : à Pierre  Lisqui.  marbrier, 
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parfait  payement  de  î A 4 35*+  4“  6d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  tant  à Meudon  qu’en  j 
divers  endroits  de  la  dépendance  du  château  de  Versailles 
et  palais  de  Trianon,  en  1698,  1699,  1700  et  1701 

(2  p.) * 6962^  53  6d  | 

17  septembre- 19  novembre:  à luy,  à compte  des  ou-  | 
vrages  et  des  réparations  de  marbrerie  qu’il  fait  au 
château  de  Versailles  pendant  la  présente  année  (3p.).  ; 

. . i5oo++ 

26  avril  - 1 7 juillet  : à luy  et  Tarlé,  sur  les  cham- 
branles de  marbre  qu’ils  font  pour  les  cheminées  des 

apartemens  de  Trianon  (2p.) iooo++ 

29  octobre- 10  décembre  : à eux,  sur  les  ouvrages  de 
marbre  qu’ils  font  pour  les  jardins  de  Versailles  (2  p.) 

i5ooN 

22  janvier  : à Claude  Tarlé,  parfait  payement  de 
4733^  9*  id,  â quoy  montent  les  ouvrages  de  marbre 
qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  (2  p.).  i633++  9"  id 
17  septembre  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de 

marbre  qu’il  fait  à Trianon 5oo++ 

11  février  : à Jérôme  Derbais,  marbrier,  pour  les 
vases  et  blocs  de  marbre  qu’il  a livrés  pour  le  service  de 
S.  M.  au  port  de  la  Conférence  à Paris,  en  l’année  1700 

24  024++  1 8S 1 id 

8 janvier -17  juillet  : à Pierre  Lisqui,  Claude  Tarlé, 
Nicolas  Dezaigre  et  Charles  Derbais,  parfait  payement 
de  23 174 N i3s,  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’ils  ont 
faits  en  société  tant  au  château  de  Versailles  qu’à  Tria- 
non, Fontainebleau  et  aux  tables  de  Marly  (2p.) 

9674**  i3s 

19  février  1702-15  juillet  1703  : à eux,  pour  les 
ouvrages  de  marbre  qu’ils  ont  laits  à la  cascade  de  Tria- 
non , y compris  les  augmentations  et  cbangemens  (5p.).. 

io845++ 

7 may  : à Jean  Cuvillier,  marbrier,  pour  les  ouvrages 
qu’il  fait,  au  château  de  Versailles,  aux  apartemens  de 
Mrs  les  ducs  de  Gramont  et  de  la  Feuillade,  en  1702  . j 

i843++  3S  9d 

1 5 juillet  : à luy,  parfait  payement  de  1 7 1 5++ 1 os,  à quoy 
montent  les  ouvrages  par  luy  faits  à la  cheminée  de 
l’antichambre  de  l’apartement  du  Roy  au  château  de 

Versailles 6 1 103 

A Nicolas  Dezaigre,  marbrier,  parfait  payement  de 
7 1 98**  23  bd,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  marbre 
qu’il  a faits  tant  au  château  de  Versailles  et  à Marly  qu’à 

Meudon,  en  1699  et  1700 3998++  23  6d 

Somme  de  ce  chapitre 63097++  2“  9d 


PAVÉ. 

5 février  : à Louis  Regnouf,  paveur,  pour  les  ouvrages 
et  réparations  de  pavé  qu’il  a faits  dans  les  bâtimens  du 

château  de  Versailles 90  4++  1 1 3 

19  février- 19  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 
dans  le  parc  de  Versailles,  prèz  Trianon  et  à la  Ména- 
gerie (8p.) 63oo++ 

Somme  de  ce  chapitre 7204++  n! 

GLACES  AU  TEIN  ET  AUTRES. 

29  janvier- 26  mars  : au  sr  Guymont  et  Compagnie, 
de  la  manufacture  de  glaces  du  fauxbourg  Saint- Antoine, 
pour  les  glaces  au  lein  et  autres  qu’ils  ont  lourny  pour 
le  Roy,  tant  au  château  de  Versailles,  la  Ménagerie  et 
Trianon  qu’à  Marly,  y compris  9208++  ios  id,  à quoy  a 
été  modéré  le  mémoire  pour  les  glaces  qui  ont  esté  cou- 
pées et  diminuées  à l’occasion  de  la  précipitation  et  dil- 

ligence  qu’il  a fallu  faire  (2  p.) 53092'+  3“  9Ü 

22  janvier  : à Bon  Briot,  miroitier,  pour  les  glaces 
qu’il  a mis  au  tein  et  posées  pour  les  apartemens  du  châ- 
teau  1171" 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 547631+  33  q‘l 

TUIAUX  DE  FONTE  DE  FER. 

22  janvier-  10  décembre  : à Charles-François Polard, 
à compte  de  la  fourniture  et  posage  qu’il  fait  des  liliaux 
de  fonte  de  fer  pour  les  fontaines  du  jardin  de  Marly 

(8  p.) 8000++ 

5 février  : à luy,  pour  le  mastic  qu’il  a fourni  pour 
les  marches  des  escaliers  de  l’orangerie  de  Versailles.  . . 

270++ 

19  janvier  1703  : à luy,  à compte  de  la  dépense  de 
voiture  et  posage  à Marly  des  tuiaux  de  fonte  de  fer  de 
18  pouces  de  diamettre,  provenans  des  forges  du  sr  Des- 

VAUGOINS 4000++ 

2 avril- 19  novembre  : à Louis-François  Polard,  sur 
la  fourniture  et  posage  des  tuiaux  pour  Meudon  (4  p.) 

2000++ 

Somme  de  ce  chapitre 14270++ 

ouvrages  de  charonnage. 

4 décembre  1701-26  décembre  1702  : à Antoine  Rin- 
guet,  charon,  pour  les  réparations  qu’il  a fait  aux  chariots 
des  orangers  de  Versailles  en  1701  et  1702  (3  p.).  . . 

452++  5* 

7 may  : à luy,  pour  les  ouvrages  faits  pour  les  outils 


servans  à serrer  la  glace 1 97^  2* 

Somme  de  ce  chapitre 649++  7* 
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RAMONNAGES  DE  CHEMINÉES. 

22  janvier  : à Pierre  Varisse,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  en  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Versailles  pendant  les  six  derniers  mois  1701.. 

557++  81 

18  juin  : à Jean  Padelain,  autre,  pour  celles  qu’il  a 
ramonnées  pendant  les  trois  premiers  mois  1702.  309++  3S 
Somme  de  ce  chapitre. 866++  iis 

VU1DANGES  DE  FOSSES  D’AÏSANCES. 

22  janvier  : à Mathürin  Arnault,  vuidangeur,  parfait 
payement  de  1266++,  à quoy  montent  les  vuidanges  qu’il 
a fait  des  fosses  d’aysances  du  château  de  Versailles 


en  1 701 266++ 

5 février- 10  décembre  : à luy,  sur  la  vuidange  des- 
dites fosses  d’aysances  pendant  1 702  (7  p.).  258i++  6“  2d 
Somme  de  ce  chapitre 28A7++  6*  2d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

2 3 juillet  : à Dd val,  marchand  de  toile,  pour  200 
aunes  de  couty  qu’il  a fourny  pour  les  gondolles  du  Ca- 
nal de  Versaillles 217++  1 6* 


A décembre  1701  : à Bonnant,  conducteur  des  binards 
du  Roy,  pour  la  voiture  d’une  chaloupe  de  Versailles  à 
Seaux 192**  io! 

5 février  : à Pierre  Nollant,  corroyeur,  pour  les  cuirs 
qu’il  a fourni  pour  les  fontaines  du  jardin  de  Versailles. 
8A++ 

5 février  : au  sieur  Michelet,  pour  les  plaques  de  fonte 
de  fer  qu’il  a acheplées  pour  le  château  de  Versailles.  . 
38++  6*  8d 

19  février- 17  septembre  : à Liard,  preneur  de  taupes, 

pour  les  taupes  qu’il  a pris  dans  les  jardins  de  Versailles 
pendant  le  dernier  quartier  1701  et  les  deux  premiers 
quartiers  1702  (3  p.) 3oo++ 

16  avril  : à la  veuve  La  Croix,  épinglier,  pour  ou- 

vrages de  fil  de  Jalon  qu’elle  a fait  faire  pour  des  or- 
înoires  au  château  de  Versailles 76++  15 

3o  avril  : â la  veuve  Jacqdin,  charon,  pour  les  ou- 
vrages de  eharonnage  quelle  a fait  faire  pour  l’orangerie 
de  Versailles  en  1691 367++  8* 

23  juillet  : au  sieur  Sorin,  marchand  épicier,  pour 
doo  livres  pesant  de  mastic  qu’il  a fourni  aux  magasins 
des  Bàlimens  à Versailles 66++ 

20  aoust  : à Chevalier,  graveur,  pour  la  graveure  des 
bas-reliefs  des  apartemens  du  palais  de  Trianon.  56++  i6B 

17  septembre  : à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pitre,  entre- 


preneur, pour  220  perches  qu’il  a fourni  pour  les  jar- 
dins de  Trianon  33o++ 

17.  septembre  : à Sellier,  embaleur,  pour  l’embalage 
qu’il  a fait  de  la  caisse  où  est  le  grand  portrait  du  Roy, 

pour  envoyer  en  Espagne.  88++  1 5* 

19  janvier  1703  : à Branlard,  fayancier,  pour  les 
carreaux  de  Lizieux  qu’il  a livré  au  château  de  Versailles, 

depuis  1691  jusques  1701 A 7 2tt  105 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 2289+1  2S  8d 

OUVRIERS  À LA  JOURNEE. 

A décembre  1701-10  décembre  1702  : aux  ouvriers 
qui  ont  travaillé,  à la  journée  du  Roy,  dans  les  bàlimens 
et  jardins  du  château  de  Versailles  depuis  le  mois  de 
novembre  1701  jusqu’au  mois  de  décembre  1702  (20  p.) 

n353++5*  5d 

A ceux  qui  ont  travaillé  aux  palais  et  jardins  de  Tria- 
non pendant  le  même  temps  (21p.)...  1212A++  i6s  2d 
22  janvier  : à ceux  qui  ont  voiture  et  rempli  de  glace 
les  glacières  de  Versailles  et  de  Trianon.  358o++  1 As  6d 
5 février- 19  novembre  : à ceux  qui  ont  fait  divers 
travaux  dans  la  dépendance  de  Versailles  et  de  Trianon 

(5p.) A 1 6++  3* 

19  février- 10  décembre  : aux  sculpteurs  et  mou- 
leurs employez  aux  modelles  des  dragons  et  vazes  du 

jardin  de  Trianon  (îC  p.) 1092AH  1 os  9d 

3 septembre- 29  octobre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à 
élever  et  transporter  la  figure  équestre  du  Roy  du  cava- 
lier Bernin  de  la  pièce  de  Neptune  (3p.)...  1217+16* 
Somme  de  ce  chapitre..  . 3g6i6++  i5!  io'! 

ENVIRONS  DE  VERSAILLES. 

MAÇONNERIE. 

1 1 décembre  1701  - i5  janvier  1702  : à Jacques  Ma- 
zière,  entrepreneur,  parfait  payement  de  261A8++  9*  7d, 
à quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  en  dehors  du  château  de  Versailles 

en  1700  (2  p.) 1 3 A 8++  9*  7d 

11  décembre  1701-5  novembre  1702:  à luy,  par- 
fait payement  de  20171++  its  id,  à quov  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a faits  auxdits  endroits  pen- 


dant l’année  1701  (18  p.) 16891++  1 t5  id 

26  novembre- 17  décembre  : à luy,  à compte  de  ses 

ouvrages  pendant  l’année  1702  (2  p.) i5oo++ 

A luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  fait  à la  Surintendance 
des  bâtimens  (2  p.) 3ooo++ 


17  décembre:  à Annet  Lamoureux,  maçon,  pour  les 
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ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  séminaire  de  la 
parroisse  de  Versailles a53tt  io3  8d 

11  décembre  1701-26  mars  1702  : à iuy,  parfait 

payement  de  172 2S  8d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  dans  le  grand  et  le  petit  parc 
de  Versailles  en  1 701  (5  p.) 8a4tt  23  8d 

26  février  - 10  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a faits  auxdits  endroits  en  1701  et 

1702  (i3  p.) 3o66tt  is  ad 

26  février- 3o  juillet  : à luy,  parfait  payement  de 
771^  1 13  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  aux  étangs,  aqueducs  et  pavillons  de  la 
plaine  de  Saclay  pendant  1701  (4p.)....  4 2 1 tt  1 1 s 6d 
2 4 septembre -5  novembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages 
aux  murs  de  revêtement  de  l’étang  de  Saclay  (2p.)... 

. 3oott 

26  juillet  : à Maurice  Gabriel,  entrepreneur,  parfait 
payement  de  1 7 4563att  r)d)  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  pour  la  construction  de  la 
parroisse  et  logement  des  prestres  de  la  Mission,  grands 
réservoirs  de  la  butte  de  Montboron  et  murs  de  closture 
d’icelle  à Versailles,  à la  Place  de  Vandôme,  couvent 
des  Religieuses  Capucines  et  autres  endroits,  pendant 
les  années  1 68 4 à 1693 i6ai5tt4s 

12  février- 17  décembre  : à Jacques  Crocquoison,  à 

compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait  au  haras 
de  Saint-Léger  ( 1 5 p.  ) 5ooott 

16  juillet- 5 novembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il 
fait  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  ( 4 p.  ).  700^ 
1 2 février:  à Léonard  Fourneau,  maçon,  parfait  paye- 
ment de  473^  y5  y'1,  à quoy  moulent  les  ouvrages  de 
maçonnerie  et  de  pavé  qu’il  a faits  aux  murs  des  étangs 
et  sur  les  acqucducs  et  rigolles  de  la  plaine  de  Trappe.. 

it3«9*9d 

1 4 may  - 1 7 décembre  : à luy,  sur  les  réparations  des 
murs  de  revêtement  de  l’étang  de  Trappe  ( 6 p.). . goo11 
26  février- 10  septembre  : à Pierre  Lallemant,  en- 
trepreneur, pour  le  nettoyement  qu’il  a fait  de  l’acqueduc 


de  Trappe  (6  p.) i2g4tt  8S  6d 

3o  avril- 3 0 juillet  : à luy,  pour  ouvrages  de  ciment 

qu’il  a faits  audit  aqueduc  (2  p.) ig6tt83 

Somme  de  ce  chapitre.  ...  520  2 4tt  1 is  6d 


TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

2g  janvier- 12  février:  à François  Le  Normand,  jar- 
dinier du  potager,  pour  les  fournitures  et  ouvrages  ex- 
traordinaires qu’il  a faits  pour  lesdits  jardins,  outre  son 

entretien  (2  p.)  ..............  280*+ 

11  décembre  1701-17  décembre  1702  : à la  veuve  I 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


Florent  Félix,  terrassier,  parfait  payement  de  1 489*+  is4d, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  terrasse  qu’elle  a fait 
faire  aux  bàtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles, 
depuis  le  3 septembre  1701  jusqu’au  i4  octobre  1702 
( 9 P* ) 1289*  is4d 

1 1 décembre  1701-10  décembre  1 702  : à elle,  poul- 

ies ouvrages  de  terrasse  qu’elle  a fait  faire  dans  le  petit 
parc  de  Versailles,  depuis  le  icr  avril  1701  jusqu’au 
1 9 novembre  1702  ( 1 4 p.) i247Hi33  8d 

i5  janvier  : à Remy  Janson  , jardinier,  pour  le  travail 
qu’il  a fait  pour  remplir  de  glace  les  glacières  du  Parc- 

aux-Cerfs 1 398^12’ 

29  janvier- 12  février  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il 
a faits  au  jardin  de  la  Chancellerie  (2p.)....  182++  7* 
1 5 octobre  : à Charles  Janson  , pour  les  ouvrages  qu’il 

a faits  au  Chenil 1 56tt  33 

9 avril  : à Pierre  Durel,  jardinier,  pour  ouvrages  de 

treillage  qu’il  a faits  au  potager  du  Roy 84W  6S 

5 novembre- 17  décembre  : à Charles  Girault,  ter- 
rassier, sur  le  nettoyement  qu’il  fait  de  l’acqueduc  de  la 
rue  de  l’Orangerie  (2  p.) 200+* 

12  février -9  avril  : à Verdeneuil,  terrassier,  parfait 
payement  de  534tt  i5s,  à quoy  montent  les  rigolles  qu’il 
a faites  dans  la  plaine  de  Satory  en  1701  (2  p.).  334+1  ig5 

11  décembre  1701  - ier  janvier  1702  : à Jacques  et 
Pierre  Potonne,  terrassiers,  pour  le  nettoyement  des 

acqueducs  de  la  plaine  de  Saclay  (2  p.) 23att  ios 

9 avril- 10  septembre  : à eux,  pour  1291  toises  de 
cuvettes  qu’ils  ont  faites  en  divers  endroits  dans  les 
rigolles  de  la  plaine  de  Saclay,  et  autres  menus  ouvrages 

(aP-) 199tt  19‘ 

28  may- 17  décembre  : à Lionnois,  terrassier,  pour 

les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  sur  la  chaussée  de 
l’étang  de  La  Tour  et  le  long  de  la  rigolle  de  Vieille- 
Église  (5  p.) 643++  13  8d 

Somme  de  ce  chapitre 62  48ltg3  ad 

CHARPENTERIE. 

1 1 décembre  1701-15  octobre  1702  : à Jean  Mallet, 
charpentier,  parfait  payement  de  111 55++ 103  6d,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  aux 
bàtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  en  1701 
( i4  p.) 7655++  ios  6d 

29  janvier  : à luy,  parfait  payement  de  22262^  13  8d, 

à quoy  montent  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits 
auxd.  endroits,  en  1699  et  1700 iiott  113  8d 

5 novembre -17  décembre  : à luy,  à compte  de  ses 

ouvrages  pendant  l’année  1702  (3  p.) nooott 

i5  octobre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  charpenterie 

53 


; r.iE  nat  1 
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faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  1701 . 

348tt  1 1 s 9d 

11  jnin-3o  juillet  : à Tissier,  charpentier,  pour  les 
ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  à Saint-Léger  en  la 

présente  année  (3p.) 35ott 

ti  décembre  1701-26  novembre  1702  : à Jacques 
Loiseleur,  marchand  de  bois,  pour  les  planches  de  bat- 
teau  qu’il  a fourni  pour  couvrir  des  pierrées  dans  le  petit 
parc  de  Versailles  et  autres  endroits  du  dehors  dud.  Ver- 
sailles (7  p.) 733tti5*6d 

Somme  de  ce  chapitre  ...  1 1 1 g8H  9’  5d 

couverture. 

29  janvier-17  décembre  : à Gilles  Charuel,  cou- 
vreur, pour  les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  aux 
bàlimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  en  1701 

(9  P-) 23ooN 

10  janvier  : à luy,  parfait  payement  de  5gott  i6s  4d,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  dans 
le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  1700  et  1701 . . 

2âott  1 6S  liA 

26  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages,  outre  son  en- 


tretien, pendant  la  présente  année i5ott 

2 5 juin -5  novembre  : à Poiret,  couvreur,  sur  les  ou- 
vrages de  couverture  qu’il  a faits  à Saint-Léger  en  1702 

(3p.) 5oott 

29  janvier- 26  février  : à Jean  Piciiot,  pour  la  cou- 
verture de  paille  qu’il  a faite  aux  deux  glacières  du  Parc- 

aux-Cerfs  en  1702  (3  p.) 202+*  i4‘  8d 

Somme  de  ce  chapitre.'. 33g3H  1 15 

MENUISERIE. 


11  décembre  1701-  26  février  1702  : à Antoine  Rivet, 
menuisier,  sur  ses  ouvrages  de  menuiserie  aux  logemens 

des  prestres  de  la  parroisse  (5p.) g5ott 

11  décembre  1701-25  juin  1702  : à Jean  Guesnon, 
menuisier,  parfait  payement  de  337 7^  i0s  iod,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fails  aux  de- 
hors du  château  de  Versailles  en  1701  (9  p.) 

il']']**  ios  10d 

11  décembre  1701-17  décembre  1702:  à Michel 
Carré,  menuisier,  sur  ses  ouvrages  de  menuiserie  dans 


les  dehors  du  château  de  Versailles  (19  p.)....  355ott 
i5  janvier  : à Jean  Nelle,  menuisier,  sur  ses  ouvrages 
de  menuiserie 20ott 


1 1 décembre  1701-5  novembre  1702  : à Jean  Léger, 
menuisier,  parfait  payement  de  7398^  7*  iod,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  dans  les 


dehors  du  château  de  Versailles  en  1700  et  1701  (1 5 p. ) 
2g68tt  7*  iod 

26  novembre -17  décembre:  à luy,  à compte  desd. 
ouvrages  pendant  l’année  1702  (2  p.) 3oott 

28  may  : à luy,  parfait  payement  de  3o6tt,  à quoy 
montent  ses  ouvrages  aux  portes  et  logemens  de  gardes, 
dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles,  en  1701.  io6tt 

25  juin -5  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

menuiserie  pendant  l’année  1702  (3  p.) 3oott 

26  mars-3o  juillet:  à Marin  Debré,  menuisier,  sur 

les  ouvrages  qu’il  a faits  au  château  de  Saint-Léger  en 
1702  (h  p.) âoo« 

26  novembre- 17  décembre  : à Anguier,  menuisier, 
à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à la  Sur- 
intendance  des  bâtiments  de  Versailles  en  1702  (2  p.). 
35ott 

19  janvier  1703  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux  dehors 
du  château  pendant  les  années  dernières iooott 

11  décembre  1701-26  novembre  1702  : à Jean 

Gaurey,  menuisier,  parfait  payement  de  i3o62tt  7*  9'1,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a fails  dans 
les  bâtimens  des  dehors  de  Versailles  en  1698.  1699  e* 

1700  (18  p.) /i262tt7s9d 

Somme  de  ce  chapitre i6iâ4H  6S  5d 

serrurerie. 

11  décembre  1 701  - 29  janvier  1702  : à Thomas  Val- 

leren,  serrurier,  parfait  payement  de  197/jtt  i5s,  à quoy 
montent  les  clouds  el  pattes  qu’il  a fournis  au  magasin 
pendant  les  mois  de  septembre  et  octobre  1701  (3  p.). 
- 11 7^  1 5* 

12  février- 17  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
serrurerie  el  fournitures  qu’il  a fourni  aud.  magasin  en 

1701  et  1702  (18  p.) 1 1/109N  ios  5d 

29  janvier-16  juillet  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  me- 

nuiserie qu’il  a faits  dtms  le  grand  parc  de  Versailles  en 
1701  (2  p.) 35ott 

17  décembre  : à luy,  pour  le  rétablissement  de  la  sou- 
pape de  l’étang  de  la  Tour : 77*+  i4s 

13  aoust-24  septembre:  à Louis  Tavernier,  pour 
les  clouds,  pattes  et  contre-coeurs  qu’il  a fournis  au  ma- 
gasin du  Roy  en  1701  el  1 702  (2  p.).  . . 289*+  ios  6d 

9 avril-i3  aoust  : à Nicolas  Desjardins,  serrurier, 
pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aux  bâtimens 
des  dehors  du  château  de  Versailles  (6p.)....  997^7“ 

11  juin-3i  juillet:  à Louis  Jouvain,  serrurier,  à 

compte  des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  à Saint- 
Léger  (3p.) 4oott 

12  février  : à Nicolas  Breton,  serrurier,  pour  ou- 


837 
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vrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aux  pavillons  et  soupapes 
des  étangs  de  la  plaine  de  Saclay  en  1701..  . . 4i8  i3s 
Somme  de  ce  chapitre  ...  1474089*  1 id 

VITRERIE. 

29  janvier-17  décembre:  à Bernard  Lespinouze,  vi- 
trier, pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  aux  dehors 
du  château  de  Versailles  pendant  les  six  derniers  mois 
1701  et  les  trois  premiers  1702  (8  p.)..  10718  ns  5d 

39  janvier  : à luy,  pour  les  ouvrages  et  réparations  de 
vitrerie  qu’il  a faits  aux  pavillons  du  grand  et  petit  parc 
de  Versailles 1078  19’  4d 

29  janvier- 3o  juillet  : à Gabriel  Janson,  vitrier,  pour 
les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des  de- 
hors du  château  de  Versailles  pendant  les  six  derniers 
mois  1701  (8p.) 12898  *7*  5'* 

29  janvier  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  vitrerie  aux 
pavillons  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles.  9itti5siod 
Somme  de  ce  chapitre 256  itt  4S 

plomberie. 

29  janvier-3o  avril  : à Jacques  Lucas,  plombier,  sur 
ses  ouvrages  pour  le  rétablissement  des  plombs  renversez 
au  dehors  du  château  pendant  1701  (4  p.).  8o8tt  2S  6d 

28  may  - 25  juin  : à luy,  pour  journées  d’ouvriers  qui 
ont  travaillé  aux  dehors  du  château  (2  p.)  . . i32tt  105 

26  novembre -17  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 
de  vitrerie  en  i7yo2  (a  p.) 3oo8 

1 7 décembre  : à luy,  pour  ouvrages  et  fourniture  de 
soudure  qu’il  a fait  au  rétablissement  de  la  soupape  de 

l’étang  de  La  Tour 978  5S 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 13378  175  6d 

PEINTURE. 

i5  janvier-17  décembre:  à Estienne  Bourgault, 
peintre,  sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits 
aux  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  en 
1701  (17  p.) 3ioott 

29  janvier  : au  sr  Houasse,  peintre,  pour  deux  por- 
traits, l’un  de  Monseigneur  le  duc  de  Bourgogne 
et  l’autre  de  Monseigneur  le  duc  de  Berry,  de  chacun 
4 pieds  de  haut  sur  2 pieds  10  de  large,  qu’il  a faits 


pour  le  service  de  S.  M i5o8 

Somme  de  ce  chapitre 325o8 


sculpture. 

11  décembre  1 701- 3o  juillet  1702  : à Jules  Dugou- 
lon,  sculpteur,  pour  les  ouvrages  de  sculpture  qu’il  a 


faits  aux  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 
depuis  les  cinq  derniers  mois  1700  (9  p.).  i4g4H  i35  9'1 
28  may  : à Jolivet,  sculpteur,  pour  les  ouvrages  de 
sculpture  qu’il  fait  à i’apartement  de  Monseigneur  le 
cardinal  de  Noailles,  chez  les  prestres  de  la  Mission  de 


la  parroisse  de  Versailles i348  5* 

Somme  de  ce  chapitre  ....  16288  i8s  9d 

marbrerie. 


26  mars- 25  juin  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour 
les  ouvrages  de  sculpture  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles  pendant  1701  (5  p.).  . 
6498  19" 

PAVÉ. 

i5  janvier- 5 novembre  : à Louis  Rkgnouf,  paveur, 
pour  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  aux  dehors  du 
château  de  Versailles  depuis  le  ier  avril  1701  jusqu’au 
dernier  aoust  1702  (10  p.) 20278  o*8d 

26  février-10  septembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
pavé  qu’il  a faits  dans  le  grand  parc  de  Versailles  en 

1701  et  1702  (9  p.) 33i38  175 

Somme  de  ce  chapitre 534ott  17“  8d 

RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

29  janvier-12  février  : à Pierre  Varisse,  ramonneur, 

sur  les  cheminées  qu’il  a ramonnées  aux  dehors  du  châ- 
teau de  Versailles  pendant  les  six  derniers  mois  1701 
(2p.) 8968  8S 

i3  aoust:  à Jean  Padelain,  autre,  pour  298  chemi- 
nées qu’il  a ramonnées  pondant  les  trois  premiers  mois 

1702  10886* 

Somme  de  ce  chapitre 5o48  1 4S 

VUIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

11  décembre  1701-17  décembre  1702  : à Mathurin 
Arnault,  vuidangeur,  sur  la  vuidange  des  fosses  d’ay- 
sances  des  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 
en  1701  et  1703  (8  p.) 23718  i5“ 

DIVERSES  DÉPENSES. 

i5  janvier-9  avril  : à Ringuet,  charon,  pour  les  roul- 
ions qu’il  a fournis  pour  les  râteliers  des  écuries  du  Roy, 
et  autres  ouvrages  à la  charette  du  magasin  (2p.).... 
76H4’ 

30  avril- 11  juin:  à Branlard,  fayancier,  pour  les 
carreaux  de  Lizieux  qu’il  a fournis  pour  mettre  à plu- 

i sieurs  cheminées  des  bâtimens  du  dehors  du  château 
i (2  p.) 1698  8S  2d 
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i3  aoust  : à Gritien  Bourdin,  pour  les  toiles  qu’il  a 
fournies  aux  grandes  et  aux  petites  écuries  du  Roy  à 

Versailles,  en  1701 56^5’ 

1 5 janvier  : aux  Suisses  et  ouvriers  qui  ont  fait  divers 

menus  entretiens  en  1701 îigtt 

5 novembre  : au  sr  Dhuet,  ferblariier,  pour  les  ou- 
vrages de  fil  de  fer  qu’il  a faits  à plusieurs  grilles  dans 

le  petit  parc  de  Versailles 75** 

1 1 décembre  1701-81  décembre  1702  : aux  hommes 
qui  ont  travaillé,  à la  journée  du  Roy,  sous  la  conduite 
des  s"  Bourgault  et  Matis,  arpenteurs,  depuis  le  mois 
de  septembre  1701  jusqu’au  mois  d'octobre  1702  (7  p.) 

2 436**  1 5’ 

8 janvier- 3 1 décembre  : au  sr  de  Montargis,  Con- 
seiller du  Roy,  contrôleur  des  bâtimens,  commissaire 
député  pour  les  remboursemens  d’héritages  acquis  au 
nom  du  Roy,  pour  papier,  cire  d’Espagne,  encre,  bois, 
bougie,  chandelle,  meuble  et  frais  de  son  bureau,  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1701  et  l’année  1702  (3  p.) 

• 3oo** 

Au  sr  de  Cotte,  architecte  ordinaire  des  bâtimens, 
ayant  la  conduite  et  bureau  des  desseins,  et  la  garde 
d’iceux,  tant  pour  son  bureau  que  pour  ceîuy  des  dessi- 
nateurs pendant  les  six  derniers  mois  1701  et  l’année 

1702  (3  p.) 1200** 

i5  janvier  : à luy,  par  suplément  pour  la  dépense 
du  bureau  des  dessinateurs  pendant  les  six  derniers  mois 

1701,  à cause  de  la  cherté  du  crayon 200** 

8 janvier-3i  décembre  : au  sr  Gabriel,  contrôleur 
général  des  bâtimens,  tant  pour  son  bureau  que  pour 
celuy  du  secrétaire  et  sous-secrétaire  pendant  les  six  der- 
niers mois  1701  et  l’année  1702  (3  p.) goo** 

1 5 janvier  : au  sr  Berge  , commis  au  bureau  de  M.  Ga- 
briel, pour  les  frais  de  voyage,  dépense  de  bouche  et 
autres  qu’il  a fait  pendant  les  six  derniers  mois  1701.. 

256**  1 o‘ 

26  février  : au  sr  Marchand,  pour  la  dépense  et  les 

voyages  qu’il  a faits  par  ordre  depuis  1699  jusqu’à  pré- 
sent  216**  19’ 

26  février- 3 1 décembre  : auxd.  s”  Bourgault  et 

Matis,  pour  leurs  apointemens  du  dernier  quartier  1701 

et  des  trois  premiers  1702  (4  p.) 36oo** 

19  mars-9  avril  : à eux,  pour  les  cartes  et  arpentages 
qu’ils  font  pour  le  Roy,  y compris  i3o**  pour  du  papier 
à dessiner,  toille  pour  coller  des  cartes,  chandelle  et 
autres  menus  frais  extraordinaires  pendant  l’année  der- 
nière 1701  (2  p.) 1 i3ott 

3 septembre  : aux  s"  Le  Pautre,  Rivet,  Carlier  et 


Aubert,  pour  les  voyages  qu’ils  ont  faits  pour  le  service 
du  Roy  pendant  les  six  premiers  mois  1702  ....  i88H 

10  septembre  : à Faydy,  tailleur  d’habits,  pour  four- 

niture et  façon  de  huit  manteaux  qu’il  a livrez  pour  les 
gardes-rigolles 442**  10=  g3 

Somme  de  ce  chapitre ...  11 396^  1 1 s 8d 
ouvriers  à journées. 

11  décembre  1701-17  décembre  1702  : aux  ouvriers 

qui  ont  travaillé,  à la  journée  du  Roy,  au  magasin  des 
démolitions  à Versailles  (20  p.) 46io**  i3s 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  du  plomb  (20  p.) 

470**  2 s 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  poids  du  fer  (20  p.).  . . . 

5i5tt  18* 

n décembre  1701-17  décembre  1702  : à ceux  qui 
ont  travaillé  tant  à la  conduite  des  eaux  bonnes  à boire 
qu’aux  nivellements  et  toisez  du  pavé  ( i3  p.).  633*1  9* 
A ceux  qui  ont  travaillé,  sous  le  sr  Mollet,  à divers 
ouvrages  dans  les  dehors  du  château  de  Versailles 

(i5  p.) 21 46**  i6s  Ad 

Somme  de  ce  chapitre 8376*+ 1 8® 

entretennemens. 

i5  janvier-5  novembre  : à Jean  Rollinat,  pour  l’en- 
tretien desrouttes  dans  les  bois  des  environs  de  Versailles 
pendant  les  six  derniers  mois  1701  et  les  six  premiers 

1702  (4p.) 4oo** 

A Charles  Janson  le  jeune,  pour  l’entretien  des  ri- 

golles  et  pierrées  du  petit  parc  pendant  le  même  temps 

(4  p.) 4 o o» 

A Poiret,  pour  l’entretien  des  couvertures  du  château 
et  haras  de  Saint-Léger  pendant  le  même  temps  (4p.) 

4oo** 

1 2 février-5  novembre  : à Pautonne  , pour  l’entretien 
des  rigolles  du  Trou -Salé  et  Saclay  pendant  le  même 

temps  (4  p.) 200** 

A Lionnois  le  père,  pour  l’entretien  des  rigolles  de  la 
plaine  de  Cognièreset  étang  du  Mesnil  pendant  le  même 

temps  (4p.) 200** 

A Lionnois  le  fils,  pour  l’entretien  des  rigolles  de  la 
plaine  de  Trappes  pendant  le  môme  temps  (4p.)  200** 
A Flabé,  pour  l’entretien  des  rigolles  à la  plaine  du 


Perray  pendant  le  même  temps  (4  p.) 200** 

Somme  de  ce  chapitre 2000** 


JARDINS  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

8 janvier-5  février  : à François  Le  Normand,  jardi- 
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nier,  parfait  payêment  de  iâoôoW,  à quoy  monte  l’entre- 
tien du  jardin  potager  du  Roy  à Versailles  pendant 

l’année  dernière  1701  (2  p.) 20oott 

19  mars- 9 4 décembre  : à luy,  à compte  dud.  entretien 

pendant  la  présente  année  (10  p.) ioooott 

22  janvier- 19  février:  aux  nommez  Charpentier  et 
Le  Moyne,  jardiniers,  ayant  l’entretien  des  jardins  de 
Trianon,  parfait  payement  de  9000^,  à quoy  monte  l’en- 
tretien dud.  jardin  pendant  l’année  1701  (2  p.)  225ott 
9 avril-2  4 décembre  : à eux,  à compte  dud.  entretien 

pendant  la  présente  année  (8  p.) 8000^ 

5 février  : à Philbert  Dupuis  fils,  jardinier,  pour 
l’entretien  du  jardin  de  la  Surintendance  des  Bâtimens 

à Versailles  en  1701 i5ott 

5 févrifcT-7  may  : à Henry  Dupuis,  parfait  payement 
de  i8ooott,  à quoy  monte  l’entretien  du  jardin  et  oran- 
gerie du  cbàteau  de  Versailles  pendant  l’année  1701 
(Bp.) : 6000N 

4 j uin- s 4 décembre  : à luy,  à compte  dud.  entretien 

pendant  la  présente  année  (6  p.) 12000^ 

5 février  : à Charles  Jeanson,  jardinier,  pour  l’entre- 
tien du  jardin  du  Clienil  à Versailles,  en  1701 ..  . 70^ 

19  février-2  4 septembre  : à Denis  Simon,  jardinier, 
ayant  celuy  du  jardin  et  kinconge  de  la  Ménagerie  de 
Versailles,  pour  les  trois  derniers  mois  1701  et  les  six 

premiers  1702  (3p.) 3 75^ 

19  février-10  décembre  : à Remy  Jeanson,  pour  Ten- 
tretien  des  allées,  plattes  bandes  et  gazons  de  la  pièce 
des  Suisses  du  Mail,  pendant  les  six  derniers  mois  1701 

et  les  six  premiers  1702  (4  p.) looott 

A Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  l’enlretieu  des 
marbres  d’architecture  du  jardin  de  Versailles,  pendant 

le  môme  temps  (4  p.) 9000tt 

À Claude  Bertin,  sculpteur,  pour  l’entretien  de  la 

sculpture  pendant  le  même  temps  (4  p.) i6g5tt 

A Drouard,  rocailleur,  pour  l’entretien  de  la  rocaille 
pendant  le  même  temps  (4  p.) 2600^ 

26  mars  : aux  héritiers  de  Nicolas  Gombault,  jardi- 

nier, pour  l’entretien  du  jardin  de  la  Chancellerie  pen- 
dant sept  mois  et  deux  jours 35tt  6* 

27  aoust  : à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pittre,  pour  avoir 

entretenu  verte  la  butte  de  Montboron  pendant  deux 
années iooott 

Somme  de  ce  chapitre 49175^6* 

FONTAINES  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

22  janvier  1702-19  janvier  1703  : à Claude  Denis 
l’aîné,  pour  l’entretien  des  fontaines  des  jardins  de  Ver- 


sailles pendant  les  six  derniers  mois  1701  et  les  six  pre- 
miers 1702  (4  p.) 456ott 

A Nicolas  Thomas,  compagnon  fontainier,  pour  idem 

(4  p.) iooott 

A Germain  Vitry,  autre,  pour  idem  (4  p. )..  . 1000^ 
A Claude  Lambert,  autre,  pour  idem  (4  p.). . iooott 
A Pierre  Musart,  autre,  pour  idem  (4  p.). . . tooott 
A André  Defert,  autre,  pour  idem  (4p.)...  iooott 
A Gratien  Godet,  autre,  pour  idem  (4  p.). . . 1000*+ 
A Michel  Baclet,  garçon,  pour  idem  (4  p.).  . 54ott 
A Louis  Laurens,  autre,  pour  idem{ 4 p.)...  . 54ott 
A Pierre  Thomas,  autre,  pour  idem  (4p.)....  54ott 

À Silvin  Pinet,  autre,  pour  idem  (4p.) 54ott 

A Blaize  Réglet,  autre,  pour  idem  (4p.)....  54ott 

A Louis  Tessier,  autre,  pour  idem  (4  p.) 54ott 

A Louis  Bazolet,  autre,  pour  idem  (â  p.) 54ott 

A Claude-Michel  Denis,  autre,  pour  idem  . . . 54ott 


A Jean-Baptiste  Le  Besgue,  autre,  pour  idem  (4p.) 

54ott 

A Remi  Denis,  fontainier,  ayant  le  soin  et  l’entretien 
des  fontaines  de  Trianon,  de  la  fontaine  de  la  décharge 
du  Canal  et  des  réservoirs  au-dessus  de  Trianon,  pour 

idem  (4  p.) 2 000tt 

A Maisonneuve,  garçon  fontainier  à Trianon,  pour 

idem  ( 4 p.) 54ott 

A Desjardins,  autre,  pour  idem  (4  p.) 54ott 

19  février-10  décembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
pour  l’entretien  des  ouvrages  de  cuivre  des  fontaines  de 

Versailles  pendant  le  même  temps  (4  p.) i5oott 

A Denis  Anceau,  pour  l’entretien  des  acqueducs  et 
conduites  de  tuyaux  des  eaux  bonnes  à boire  pendant  le 

même  temps  (4p.) 60 oH 

2 5juin-2Ô  novembre  : à Charles-François  Polard, 
pour  l’entretien  de  toutes  les  conduites  de  tuiaux  de 
fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Versailles, 
Trianon , la  Ménagerie  et  de  celles  de  la  rivière  de  Seyne 
pendant  les  trois  derniers  mois  1701  et  les  six  premiers 


1702  (3  p.) 7ôoott 

Somme  de  ce  chapitre 28100^ 


GAGES  D’OFFICIEBS, 
matelots  et  gondolliers  servans  sur  le  canal 

DE  VERSAILLES. 

4 décembre  1701-10  décembre  1702  : aux  mariniers 
de  rame  qui  ont  servi  sur  le  Canal  de  Versailles  depuis  le 
mois  d’octobre  1701  jusqu’au  mois  de  novembre  1702 

(i4p.) i68o« 

8 janvier- 10  décembre  : à Jean  Massagati,  ancien 


m 
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gondollier  vénitien,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois 

1701  et  des  six  premiers  1702  (4  p.) 1200** 

A Pierre  Massagati,  autre,  pour  idem  (4p.)  i44o** 

A Palmarin  Palmarim,  autre,  pour  idem  (4  p.) 

1200** 

A Barthelemi  Pancalonio,  autre,  pour  idem  (4  p.).. 

. . 900** 

A Vincent  Doria,  autre,  pour  idem  (4  p.)..  . . 900** 
A Benoist  Borelli  , autre,  pour  idem  (4  p.)..  . 900** 
A Pierre  Scodea,  autre,  pour  idem  (4  p.)..  . . 900** 
A Jean  Palmarin,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . . . 900** 
28  avril-12  novembre  : au  s1  Martin,  capitaine  des 
matelots,  pour  ses  gages  des  trois  derniers  mois  1701  et 

des  six  premiers  1702  (3  p.) 1800** 

A Christophe  Le  Roux,  maître  de  matelots,  pour 

idem  (3  p.) 975** 

A Jean  Bourbon,  comité  de  la  galère,  pour  idem 

(3  p.) 75ott 

A Jacques  Le  Comte,  charpentier,  pour  idem  (3  p.) 

63ott 

A Nicolas  Menessier,  charpentier,  pour  idem (3  p.) 

63o** 

A Jean  Candon,  autre,  pour  idem  (3p.) 63o** 

A Joseph  Chesne,  autre,  pour  idem  (3  p.). . . . 63o** 

A Claude  Carouge,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  63o** 

A Jacques  Fosse,  calfateur,  pour  idem  (3  p. )..  63  0** 

A Jacques  Douville,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  63  o** 

A Jean  Merseron,  garde-magasin,  pour  idem  (3  p.) 

63ott 

A Jacques  La  Vienne,  matelot,  pour  idem  (3p.).... 

, Ao5** 

A Noël  Coste,  autre,  pour  idem  (3p.) 4o5** 

A André  Morel,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  . . 4o5** 
A Nicolas  Granval,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  4o5** 
A Joseph  Trevan,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  . . 4o5** 
A Adrien  Senécal,  autre,  pour  idem  (3  p.). . . 4o5** 
A Michel  La  Vienne,  autre,  pour  idem  (3  p.).  4o5** 
A François  Vidotti,  autre,  pour  idem  (3  p.). . . 4o5** 
A Georges  Renault,  autre,  pour  idem  (3  p.  )..  4o5** 
A Honnorat  Vidotti,  autre,  pour  idem  (3  p.).  4o5** 
A Jean-Baptiste  Juste,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . . 

v 4o5** 

A Nicolas  Savary,  autre,  pour  idem  (3  p. ). . . 4o5** 
A Jsaac  Busigni,  autre,  pour  idem  (3  p.  )..  . . 4o5** 
Somme  de  ce  chapitre. ........  2385o** 

CHÂTEAU  DE  COMPÏÈGNE. 

1 5 janvier-5  novembre  : au  sr  Esmery,  concierge  du 


SUà 

château  de  Compiègne,  pour  l’entretien  des  routtes  et 
l’ossez  de  la  forest  pendant  les  six  derniers  mois  1701  et 

les  six  premiers  1702  (4  p.) 6oo** 

26  février  : à luy,  pour  l’entretien  des  terrasses  et 
jardins  et  remplissage  des  glacières  dud.  château  pendant 

1701 4oo** 

28  may  : à luy,  pour  son  remboursement  des  répara- 
tions de  couverture  de  chaume  qu’il  a fait  faire  à ia 

glacière  dud.  château 9 4** 

i5  janvier-5  novembre  : à Laurent  Dauvin,  pour  l’en- 
tretien des  ponts  de  bois  de  lad.  forest,  pendant  les  six 
derniers  mois  1701  et  les  six  premiers  1702  (4  p ).  . . 

170*1 

26  février-12  novembre  : à Jacques  Camvy  et  la  veuve 
Chambois,  couvreurs,  pour  l’entretien  des  couvertures 
dud.  château  pendant  le  même  temps  (2  p.).  . . . 4oo** 
28  may  : à eux,  pour  ouvrages  et  réparations  de 
couverture  aud.  château  au  sujet  de  la  tempeste  du  i5  fé- 
vrier dernier 97** 

26  février-12  novembre  : à Cheret,  vitrier,  pour 
l’entretien  des  vitres  dud.  château  pendant  les  six  der- 
niers mois  1701  et  les  six  premiers  1702  (2  p.).  100** 
2 4 septembre  : à luy,  pour  les  réparations  de  vitres 
qu’il  a fait,  outre  son  entretien,  pendant  1701  et  1702 

61**  is  2d 

Somme  de  ce  chapitre 1852**  i“  2d 

ENTRETIENS  DES  COUVERTURES 

DES  MAISONS  ROYALLES. 

19  février -10  décembre  : à Gilles  Ciiaruel,  couvreur, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  couvertures  du  château 
de  Versailles  pendant  les  six  derniers  mois  1701  et  les 

six  premiers  1702  (4  p.) 25oo** 

9 avril -10  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des  cou- 
vertures des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant 

le  même  temps  (4  p.) 5ooo** 

i5  octobre-io  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
Maisons  Royalies  à Paris  et  du  nouveau  couvent  des  Ca- 
pucines pendant  les  six  premiers  mois  1702  (2p.).... 

1710** 

26  janvier- 26  novembre  : à Armet,  autre,  pour  celuv 
des  couvertures  du  palais  de  Luxembourg  pendant  les 
six  derniers  mois  1701  et  les  trois  premiers  1702(3  p.) 

45ott 

26  mars  : à Noël  Martin,  couvreur,  pour  celuy  des 
couvertures  du  château  de  Vincennes  et  de  la  maison  des 

Gobelins  pendant  le  2e  quartier  1701 287**  iob 

9 avril -1 3 aoust  : à la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon,  pour 


845 
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l’entretien  des  couvertures  des  Maisons  Rovalles  et  mai- 
sons appartenantes  au  Roy  à Paris  et  du  nouveau  cou- 
vent des  Capucines  pendant  les  six  derniers  mois  1701 


(a  p.) 1710^ 

Somme  de  ce  chapitre n657ttio8 


ÉGLISE  DES  INVALIDES. 

MAÇONNERIE. 

17  septembre  : à Pierre  Le  Maistre  le  jeune,  en- 
trepreneur, parfait  payement  de  16098**  17',  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à la 


grande  église  de  l’hôtel  royal  des  Invalides  pendant 

l’année  1700 1098**  1 7’ 

26  novembre  : à luv,  à compte  de  ses  ouvrages  de  ma- 
çonnerie pendant  l’année  1702 3ooo** 

Somme  de  ce  chapitre £098**  17“ 

CHARPENTERIE. 


ie*  juillet  : à Jean-Jacques  Aubert,  charpentier,  sur 
la  charpente  des  échafïauds  du  dôme  pour  les  peintres 
et  doreurs 2000** 

VITRERIE. 

9 juillet- 26  novembre  : à la  veuve  et  héritiers  de 
Gombault,  vitrier,  à compte  des  ouvrages  de  vitrerie  qu’il 
a faits  à l’églisse  des  Invalides  (a  p.) 700+* 

PEINTURE. 

Ier  juillet:  au  s1'  Coypel  père,  peintre,  sur  l’Assomp- 
tion qu’il  peint  au-dessous  de  l’arcade  près  le  maître- 

autel 6oo** 

Au  sr  Delafosse,  sur  la  peinture  qu’il  fait  à la  calotte 

du  dôme 3ooo** 

Au  sr  Jouvenet,  sur  les  douze  Apostres  qu’il  fait  dans 

la  grande  voûte 3 000** 

Au  sr  Corneille,  peintre,  sur  ses  ouvrages  de  pein- 
ture à la  chapelle  de  Saint-Grégoire 1000** 

Au  s'  Roulogne  l’aîné,  sur  ses  ouvrages  de  peinture 

tà  la  chapelle  Saint-Ambroise 1000** 

Au  sr  Boulogne  le  jeune,  sur  ses  ouvrages  de  peinture 

à la  chapelle  Saint-Augustin 1000** 

Au  sr  Poërson  , sur  ses  ouvrages  à la  chapelle  Saint- 

Jérosme 1000** 

9 juillet  : à Guillaume  Desaüziers,  peintre,  sur  les 
ouvrages  do  peinture  sur  verre  qu’il  a faits  pour  les  vi- 
traux de  la  grande  église  des  Invalides 3 00** 


! A Miciiu,  peintre,  à compte  des  peintures  sur  verre 

qu’il  a faites 200** 

26  novembre  : à Jean-Baptiste  Fontenay,  peintre,  à 
compte  des  desseins  qu’il  a faits  pour  les  vitraux  et  pavez 

de  la  chapelle 4oo** 

3 septembre  : à Barbier,  dessinateur,  à compte  des 
plans  et  élévations  qu’il  a levez  et  mis  au  net  dans  la 

grande  église  des  Invalides 200** 

Somme  de  ce  chapitre 11700** 

SCULPTURE. 

ier  juillet  : à Antoine  Coisvox,  sculpteur,  sur  la  figure 
de  Charlemagne  qu’il  fait  en  marbre  pour  le  portail  de 

la  grande  église  des  Invalides 6oo** 

A Nicolas  Coustou,  sculpteur,  sur  la  figure  de  saint 


Louis  qu’il  fait  en  marbre  pour  led.  portail 5oo** 

Somme  de  ce  chapitre 1 100** 

marbrerie. 


e5  novembre  : aux  nommez  Derbais,  Dezaigre,  Lis- 
qui  et  Tarlet,  marbriers,  à compte  des  ouvrages  de  pavé 
de  marbre  qu’ils  font  pour  le  sanctuaire,  nefs  et  croi- 
sillons de  l’église  des  Invalides 3ooo** 

A la  veuve  et  héritiers  de  Jean  Cuvillier  , marbrier, 
pour  le  payement  des  sciages  des  trenches  de  marbre  qui 
luy  ont  esté  délivrées  pour  le  pavé  d’une  des  quatre  cha- 


pelles de  lad.  église 1 5a+t  88  iod 

Somme  de  ce  chapitre. ...  3i52**  88  iod 


diverses  dépenses. 

1 5 janvier  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé,  à la  journée 
du  Roy,  à lad.  église  pendant  les  trois  derniers  mois  1701 

3 ogtt  16’  Ad 

9 juillet- 26  novembre  : à eux,  pour  leurs  journées 
pendant  les  neuf  premiers  mois  1702  (2  p.).  554**  i5‘ 
Somme  de  ce  chapitre 864**  1 18  4d 

MAISONS  ROYALLES. 


MAÇONNERIE. 

29  janvier- 9 avril  : à Pierre  Levé,  entrepreneur, 
sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait  aux  Maisons 
Royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy  à Paris  (4  p.), 

| 23oo** 

17  mars  1703  : à luy,  à compte  des  ouvrages  qu’il  a 


faits  les  années  précédentes 3 000** 

9 avril-i5  octobre  : à Jacques  Varignon,  entrepreneur, 
] à compte  de  ses  ouvrages  (10  p.) 9100** 
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9 avril  1702-19  janvier  1703  : à Maurice  Gabriel, 
entrepreneur,  parfait  payement  de  1090^  1 is  8d,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  Ca- 
pucines à Paris,  en  1699,  17°o  et  1701  (3  p.) 

2oo4tt  1 is  8d 

Somme  de  ce  chapitre  . . . i64o4rt  1 is  8d 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

26  février  : à Bernard,  terrassier,  sur  les  labours  et 
redressemens  de  terre  qu’il  a faits  au  jardin  du  palais  des 

Thuilleries ioott 

12  février  : à Claude  Cheveny,  jardinier,  sur  les  ifs 
qu’il  a fournis  pour  le  jardin  des  Thuilleries.  . . . îoo^ 
3o  avril- 17  décembre  : à Boivinet,  jardinier,  sur 
les  ouvrages  de  recoupes  qu’il  fait  aud.  jardin  (2  p.)  . . 

8oott 

29  janvier  : à la  veuve  Forcoy,  fontainier,  pour  l’en- 
tretenement  des  bassins  des  fontaines  , et  conduites  de 
décharge  du  jardin  des  Thuilleries  pendant  1700  et  1 701 

25ott 

Somme  de  ce  chapitre i25ott 

SABLE  DE  RIVIÈRE. 

i5  janvier-  i5  octobre  : aux  nommez  Le  Dreux  et  Le 
Tellier,  voituriers,  à compte  du  sable  de  rivière  qu’ils 
ont  fourni  pour  le  jardin  du  palais  des  Thuilleries  (9p.) 

1760^ 

26  novembre  : à Ledru,  voiturier,  sur  les  sables  qu’il 


a fournis 2 00tt 

Somme  de  ce  chapitre 1950** 


CHARPENTERIE. 

29  janvier-  1 7 décembre  : à Baoul  de  Pierre,  dit  La 
Porte,  charpentier,  sur  les  ouvrages  et  réparations  de 
charpenterie  qu’il  a faits  aux  Maisons  Royalles  et  maisons 
apartenantes  au  Boy  à Paris,  en  1701  (i3  p.).  3qoott 
10  septembre  : à Jean-Jacques  Aubert,  charpentier, 
pour  les  ouvrages  de  charpenterie  pour  les  deux  châssis 
et  équipages  qu’il  a faits  pour  le  transport  de  deux  groupes 


des  Renommées , de  Paris  à Marly  (3  p.)....  2295^  6‘ 
Somme  de  ce  chapitre 6 1 p5tt  6* 

COUVERTURE. 

29  janvier- 17  décembre  : à Gilles  Charuel,  cou- 


vreur, sur  les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  auxd. 

Maisons  Royalles  pendant  1701  (9p.) 43oott 

99  janvier-3o  avril  : à Noël  Martin,  couvreur,  sur 


les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  aux  Gobelins  et 
au  château  de  Vincennes  pendant  1701  (4  p.),  i3ooti 
Somme  de  ce  chapitre 56oott 

menuiserie. 

99  janvier- 17  décembre  : à Laurens  Bociiebois,  me- 
nuisier, sur  la  menuiserie  qu’il  a faite  auxd.  Maisons 
Boyalles  en  1701  (11  p.) 35oott 

29  janvier- 9 avril  : à Lechaudelle,  menuisier,  sur 

ses  ouvrages  de  menuiserie  aux  Gobelins  et  au  Jardin 
royal  des  plantes  (2  p.) 35ott 

26  février -9  avril  : à Marteau,  sur  la  menuiserie 
qu’il  a faite  au  balancier  des  médailles  en  1701  (2  p.  ). 
6ootf 

30  juillet-  ib  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
menuiserie  à l’autel  Notre-Dame  en  1700  et  1701  (4  p.) 
2.3oott 

29  janvier- 10  septembre  : à Jean  Guesnon,  menui- 
sier, pour  deux  bordures  de  tableaux  qu’il  a faites  pour  le 
service  du  Boy  (3  p.) a48tt 

26  février  : à Antoine  Bivet,  menuisier,  pour  ouvrages 
faits  en  une  maison  apartenante  au  Boy  à Paris  dans  la 
rue  des  Poulies,  en  1701 102^  1 2S  6d 

12  février  : à Justine,  menuisier,  sur  ses  ouvrages 
aux  écuries  du  Boy  à Paris  pendant  1701 iooM 

11  décembre  1701  -i4  may  1702  : à Simon  Gillot, 

menuisier,  sur  les  ouvrages  qu’il  a faits  à 'Vincennes  en 
1701  (2  p.). 25oh 

Somme  de  ce  chapitre 745ott  1 2S  6d 

SERRURERIE. 

29  janvier- 1 5 décembre  : à Thomas  Valleben,  serru- 
rier, sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  auxd. 

Maisons  Boyalles  à Paris  en  1701  et  1702  (17  p.) 

; 78oott 

1 2 février  - 26  novembre  : à François  Lucas,  serrurier, 

sur  ses  ouvrages  de  serrurerie  aux  Maisons  Boyalles  à Pa- 
ris en  1701  (4  p.). 700N 

30  juillet  : à Fontaine,  serrurier,  sur  ses  ouvrages 
aux  Gobelins  et  au  Jardin  Boial  pendant  1701..  . i5ott 

29  janvier'- a 4 septembre  : à de  la  Vigne,  serrurier, 

sur  ses  ouvrages  à l’autel  Notre-Dame  en  1700  (3  p.).. 
, 65ott 

30  avril -o4  septembre  : à Le  Boy,  serrurier,  sur  ses 
ouvrages  au  château  de  Vincennes  et  dépendances  en 


1701  (2  p.) 3oott 

Somme  de  ce  chapitre g6oott 
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Vitrerie. 

âg  janvier- 26  novembre  : à Charles-François  Jac- 
quet, vitrier,  pour  l’entretien  des  vitres  du  château  de 
Vincennes  et  dépendances,  du  Jardin  royal  et  des  Gobe- 
iins,  pendant  les  six  derniers  mois  1701  et  les  trois  pre- 


miers 1 702  (3  p.).  * 56att  ios 

26  mars-3o  avril  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pendant 
1700  et  1701,  outre  son  entretien  (3  p.)..  . . . > 5ootl 


29  janvier- 5 novembre  : à la  veuve  Janson,  vitrier, 
pour  l’entretien  des  vitres  du  château  du  Louvre,  garde- 
meuble  de  la  Couronne,  hôtel  de  Grammont  et  magasin 
des  marbres,  pendant  les  trois  derniers  quartiers  1701 

(3  p.) 1 5oN 

12  février  - 1 9 décembre  : à elle,  pour  l’entretien  des 
vitres  de  Madrid  et  la  Savonnerie,  pendant  les  deux 
derniers  quartiers  1701  et  le  premier  1702  (3  p.).  . . . 

3 0 ott 

26  février- 26  novembre  : à elle  et  son  fils,  pour  l’en- 
tretien des  vitres  du  Luxembourg  pendant  le  même  temps 

(3  p.) 2a5tt 

9~3o  avril  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  aux  Maisons 
Royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy,  à Paris , pendant 

1700  et  1701  (2  p.) 3oott 

29  janvier- 26  février  : à la  veuve  et  héritiers  Gom- 
bault,  vitrier,  pour  l’entretien  des  vitres  du  couvent  des 
Capucines,  pendant  les  deuxième  et  troisième  quartiers 

1701  (2  p.).  . 1 ooH 

26  février  : à eux,  pour  led.  entretien  aux  grandes 

et  petites  écuries,  et  écuries  de  Monseigneur,  pendant 
le  3e  quartier  1701 50^ 

30  avril  : à eux,  pour  led.  entretien  au  palais  des 

Thuilleries,  pendant  le  3e  quartier  1701 5ott 

16  juillet- 5 novembre  : à eux,  pour  led.  entretien 
aux  Maisons  Royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy,  à 
Paris,  pendant  1700 , 1701  et  les  six  premiers  mois  1702 


(2  p.) 35ott 

Somme  de  ce  chapitre 2587^  105 


PLOMRERIE. 

29  janvier  : à Jacques  Lucas,  plombier,  sur  les  ou- 
vrages de  plomberie  qu’il  a faits  auxdites  Maisons  Royales 
à Paris,  pendant  1701  ... . 3oo^ 

pavé. 

26  février  - 26  novembre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur 
les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  auxd.  Maisons  Royales, 
à Paris,  en  1700  et  1701  (5  p.) 2200^ 
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Peinture. 

29  janvier- 26  novembre  : au  sieur  Joiibert,  peintre 

en  miniature,  parfait  payement  de  2992^  à quoy  mon- 
tent les  desseins  des  plantes  rares  du  Cabinet  du  Roy, 
qu’il  a racommodés  en  1701  (7p.) ihhs^ 

30  juillet- 17  décembre  : au  sieur  Cassinat,  peintre, 

pour  les  journées  qu’il  a employées  tant  à nettoyer  qu’à 
restaurer  et  racommoder  les  tableaux  du  Roy,  dans  les- 
dites  Maisons  Royalles  (à  p.) 9°3tt 

2/1  septembre  : an  sieur  Corneille,  peintre,  sur  ses 
ouvrages  pour  les  nouvelles  portières  des  Dieux  qui  se 

font  en  tapisserie  aux  Gobelins 2 0 0tt 

Au  sieur  Le  Moyne,  peintre,  parfait  payement  de 
i5ott  pour  ouvrages  de  peinture  en  marbre  qu’il  a faits 

au  modèle  de  la  cascade  de  Trianon 75H 

29  janvier- 3o  juillet  : à Claude  Audran,  peintre, 
sur  les  tableaux  qu'il  a faits  pour  servir  à faire  des  por- 
tières en  tapisseries  aux  Gobelins , en  1 701  (9p. ).  38oott 
26  mars-3o  avril  : à Bertin,  peintre,  pour  deux  ta- 
bleaux qu’il  a faits,  en  1701,  pour  la  Ménagerie  de  Ver- 


sailles (2p.) 35ott 

3o  juillet  : à luy,  sur  ses  desseins  des  figures,  Termes 

et  vases  du  parc  de  Versailles 2 00tt 

11  décembre  1701-12  février  1702  : à Philipes 


Meunier,  peintre,  à compte  du  tableau  qu’il  a fait  pour 
l’escalier  de  marbre  du  château  de  Versailles  ( 2 p.)  A5ott 
g avril  : au  sieur  Alexandre,  peintre,  pour  des  mor- 
ceaux de  draperie  qu’il  a peints  pour  couvrir  les  nudilez 

des  tapisseries  des  Gobelins,  en  1700 8ott 

1 1 décembre  1701  : à Jean-Baptiste  Fontenay,  peintre, 
à compte  des  fleurs  qu’il  a peintes  sur  le  tableau  posé  à 
l’escalier  de  marbre  du  château  de  Versailles.  . . . ioott 
16  juillet  : à luy,  sur  les  tableaux  de  fleurs  et  fruits 

qu’il  peint  pour  Trianon 3oott 

26  novembre  : à luy,  pour  les  desseins  qu’il  a peint 
en  huisle  pour  le  pavé  de  marbre  de  la  chapelle  de 

Meuclon i5ott 

26  mars  : au  sieur  Spazement,  peintre,  parfait  paye- 
ment de  25ott  pour  deux  tableaux  de  paysages  qu’il 
a faits  et  posez  pour  la  Ménagerie  du  château  de  Ver- 
sailles  i5ott 

11  décembre  1701  : au  sieur  Poërson,  peintre,  à 

compte  du  travail  qu’il  a fait  sur  le  tableau  de  l’escalier 
de  marbre  du  château  de  Versailles.  ioott 

9 avril  : à luy,  pour  les  morceaux  de  tapisserie  qu’il  a 
peints  pour  couvrir  les  nudilez  des  tapisseries  des  Gobe- 
lins, en  1700 i3ott 

12  février  : au  sieur  Coypel  père,  peintre,  parfait 

5â 
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payement  de  5aott  pour  les  morceaux  de  tapisserie  qu’il 
a faits  pour  servir  à couvrir  les  nuditez  des  tapisseries  des 

Gobelins,  en  1701 270^ 

26  février  : au  sieur  Coypel  le  fils,  pour  le  tableau 
qu’il  a fait  pour  Trianon , représentant  Flore  et  Zéphire.. 

JOOOtt 

29  janvier-  12  février  : au  sieur  Boulogne  le  jeune, 
parfait  payement  de  6o5tt,  à quoy  montent  les  figures 
qu’il  a peintes  dans  des  tableaux  pour  faire  en  tapisserie 

aux  Gobelins  (2p.) 4o5tt 

26  février  : à luy,  pour  les  morceaux  qu’il  a peints 
pour  couvrir  les  nuditez  des  tapisseries  des  Gobelins.  86tt 

1 1 juin  : à luy,  sur  les  figures  qu’il  a peint  pour  les 

portières  arabesques  des  Gobelins 4oott 

12  février  : à Jean  Cossiot,  peintre,  parfait  payement 

de  56ott,  à quoy  montent  quatre  tableaux  qu’il  a faits 
pour  la  Ménagerie  de  Versailles 2Ôott 

29  janvier-  i5  octobre  : au  sieur  Petit,  peintre,  sur 
les  grosses  peintures  qu’il  a fait  aux  Maisons  Royalles  et 
maisons  apartenantes  au  Roy,  à Paris,  en  1701  (5  p.). 

i5ooK 

17  décembre  : au  sieur  Vivien,  peintre,  pour  un  por- 
trait qu’il  a fait  en  pastel,  représentant  Monseigneur..  . 
5oott 

Somme  de  ce  chapitre.. .......  i285itt 

DORURE. 

12  février  1702-19  janvier  1703  : à Paul  Dufaux,  . 
doreur,  parfait  payement  de  Agi**  2d,  à quoy  monte  la 
dorure  de  deux  bordures  pour  les  portraits  du  Roy 

d’Espagne  et  de  Monseigneur  (2  p.) 879^ 

•3o  avril-  i3  aoust  : à Josse  Tristan,  doreur,  pour  la 
dorure  de  la  bordure  du  portrait  du  Roy  et  des  consolles 
et  culs  de  lampe  qu’il  fait  pour  porter  les  bijoux  du  Ca- 
binet de  S.  M.  (3p.) 756tt  ios  iod 

26  novembre  : à Floret,  doreur,  pour  la  dorure  qu’il 
a fait  pour  les  ouvrages  de  bronze  de  la  chapelle  de 

Meudon 227^ 

b-26  novembre  : au  sr  Massé,  orfèvre,  pour  l’or  qu’il 
a fourni  pour  employer  à la  dorure  des  bronzes  pour  la 

chapelle  de  Meudon  (2p.) 1216^  io* 

26  novembre  : au  sr  Ladoireau,  orfèvre,  pour  la  do- 
rure d’un  enfant  pour  la  chapelle  de  Meudon. . . 8o2tt 
Somme  de  ce  chapitre ....  338 1 os  1 od 

sculpture. 

11  décembre  1701  - 17  décembre  1702  : à Antoine 
Coysevox  , sculpteur,  à compte  de  deux  groupes  qu’il  fait 


en  marbre,  représentant  des  Renommées,  pour  Marlv 

(19  p.) i6goott 

29  février- 5 novembre  : à Pierre  Mazeline,  sculp- 
teur, sur  un  vase  qu’il  fait  en  marbre  pour  le  château 

de  Marly  (3p.) 85ott 

29  janvier-  1 1 juin  : à Flamen  , sculpteur,  sur  un  vase 
en  marbre  qu’il  fait  pour  le  jardin  de  Marly  ( 2 p.).  âoo*1 
11  décembre  1701-26  mars  1702  : à André  Le 
Goupil,  Jules  Dugoulon,  Pierre  Taupin  et  Marin  Bel- 
lan,  sculpteurs,  sur  la  sculpture  en  bois  qu’ils  ont  fait 
pour  le  service  du  Roy  à Paris,  en  1701  (3p.).  900^ 
11  juin  : à Poirier,  sculpteur,  sur  un  vase  qu’il  fait 

en  marbre  pour  Marly 200^ 

3i  juillet  : à luy  et  Hardy,  sur  la  sculpture  des  tro- 
phées qu’ils  ont  faits  à la  nouvelle  porte  du  Cours-la- 
Reyne 200^ 

1 4 may  : à Noël  Jouvenet,  sculpteur,  pour  le  sciage 

des  tranches  de  marbre,  provenant  des  blocs  qui  luy 
ont  esté  délivrés  pour  faire  deux  vases  pour  l’orangerie 
de  Versailles 1 5S 

27  aoust  : à Borert  La  Lande,  sculpteur,  pour  les 
ouvrages  de  sculpture  qu’il  a faits  à l’apartement  de 
Mgr  le  duc  de  Gr amont,  au  château  de  Versailles, 

en  1702 199+* 

5 novembre  : à Vigier,  sculpteur,  à compte  de  trois 
bénitiers  de  marbre  qu’il  fait  pour  la  chapelle  de  Meu- 
don   i5ott 

11  décembre  1701-13  aoust  1702  : à Spingola, 

sculpteur,  pour  les  modèles  qu’il  a faits  pour  les  chemi- 
nées de  l’apartement  du  Roy,  à Versailles  (3p.).  3goH 
27  aoust  : à Desjardins,  sculpteur,  parfait  payement 
de  7 1 4tt,  à quoy  monte  l’ouvrage  qu’il  a fait  pour  réparer 
une  figure  de  bronze  représentant  l’Aurore 2iâtt 

15  octobre-  17  décembre  : à luy,  sur  les  ornemens  de 
bronze  qu’il  fait  pour  l’autel  delà  chapelle  (4  p.) . 4ioott 

26  février- 24  septembre  : à Corneille  Vanclève, 
sculpteur,  à compte  du  groupe  qu’il  fait  en  plomb  poiir 

la  cascade  de  Trianon  (7p.) 24oott 

1 1 juin -26  novembre  : à Nicolas  Coustou,  sculpteur, 
sur  un  vase  qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (2  p.).  8oott 
i5  janvier- 17  décembre  : aux  nommez  Coustou, 
Spingola  et  Hardy,  sculpteurs,  sur  deux  groupes  de  Ber- 
gers et  de  Bergères  qu’ils  font  en  plomb  pour  le  jardin 

de  Marly  ( 18  p.) i23oott 

i5  janvier- 1 4 septembre  : aux  nommez  Mazière, 
Garnier,  Le  Moyne,  Hardy,  La  Pierre  et  Le  Lorain, 
sculpteurs,  sur  les  ouvrages  de  sculpture  en  plomb  qu’ils 

font  pour  la  cascade  de  Trianon  (12p.) 68oott 

26  février-  i5  octobre  : aux  nommez  Mazière  frères, 
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Vigier,  Legros,  Pqultier,  Raon  ie  fils,  Le  Pautre, 
Desjardins,  Tubv,  Flamen  le  fils,  Voiriot,  Dieu  et  Le- 
febvre, sculpteurs,  pour  les  figures  de  marbre  qu’ils  res- 


taurent pour  le  jardin  de  Marly  (à  p.) à586tt 

Somme  de  ce  chapitre 5tào3tt  5S 


MARQUETERIE,  OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  DE  BRONZE. 

i i décembre  : à André-Charles  Boule,  ébéniste,  sur 

les  pieds  de  pendule  qu’il  a faits  en  1 70 1 1 5ott 

26  février  : à Sautray,  fondeur,  pour  les  ouvrages  de 
bronze  qu’il  a faits  dans  l’église  de  Saint-Denis  en  France, 

en  1701 ioot+ 

17  décembre  : à Robert,  mouleur,  à compte  des  chapi- 
teaux qu’il  a moulez  pour  la  Place  de  Louis-le-Grand,  en 
1701 i5ott 

11  décembre  1701  :à  Vinache,  fondeur,  sur  le  contre- 
cœur de  bronze  qu’il  a fondu  et  réparé,  en  1701.  àoott 

i5  octobre -5  novembre  : à luy,  sur  les  enfans  et  or- 
nemens  de  bronze  qu’il  a faits  pour  les  deux  autels  de  la 

chapelle  de  Meudon  (2  p.) 2ioott 

10  septembre  : à la  veuve  Royer,  fondeur,  pour  les 
robinets  et  ouvrages  de  cuivre  qu’elle  a fournis  aux  Mai-  , 

sons  Royalles,  en  1701 8itt  ! 

A Jean  Chevillard,  fontainier  à Vincennes,  pour  les 
ouvrages  et  fournitures  qu’il  a faits  auxdiles  fontaines, 

en  1700 3’ 

96  novembre  : à Duchemin,  chaudronnier,  pour  trois 
paires  d’arosoirs  qu’il  a fournis  pour  le  jardin  du  palais 

des  Thuilleries 8&tt 

Somme  de  ce  chapitre 3iàott  3S 

MARBRERIE. 

I 

12  février  : Jerosme  Derbais,  marbrier,  parfait  paye- 

ment de  2ii55tt,  à quoy  montent  deux  gros  blocs  de 
marbre  blanc  de  Carare,  qu’il  a livrez  pour  les  groupes 
de  Marly qi55tt 

20  décembre  : à luy,  pour  un  groupe  de  marbre , repré- 
sentant le  Temps  qui  eslève  la  Vertu  et  les  Arts,  de  7 pieds  ; 
de  haut,  qu’il  a vendu  au  Roy  pour  estre  posé  dans  le 

jardin  de  Marly 34oott  j 

10  septembre  : à Ergot,  marbrier,  pour  trois  socles 
qu’il  a faits  en  marbre  et  posez  dans  les  parterres  de 

Trianon,  en  1681 97tt  17 s 6d  1 

10  septembre- 26  novembre  : aux  nommez  Dhermand 
et  Monteau  , marbriers,  à compte  du  pied  d’estal  de  marbre 
qu’ils  font  pour  poser  le  groupe  d’enfans  qui  est  dans 

un  bosquet  du  jardin  de  Marly  (3  p.) 1 200+1 

2 4 septembre  : à Claude  Tarlet,  marbrier,  sur  ses  i 
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ouvrages  de  marbre  pour  les  deux  autels  et  pavé  de  la 

chapelle  de  Meudon. 1000*1 

i5  octobre  1702-19  janvier  1703  : à luy,  parfait 
payement  de  37 A 5t+  17’  id,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  marbre  qu’il  a faits  aux  Maisons  Royalles  et  maisons 
apartenantes  au  Roy,  à Paris,  en  1700  et  1701  (2  p.). 

21 45tt  17’ id 

3o  juillet- 10  septembre  : à luy  et  Pierre  Lisqui,  à 
compte  des  pieds  d’estaux  qu’ils  font  pour  les  deux 
groupes  des  Renommées  de  Marly  (3p.).......  2100+* 

Somme  de  ce  chapitre. . . 1 9098^  i4s  7d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

2 4 septembre- 17  décembre  : à ürsé,  taillandier, 
pour  les  fers  qu’il  a façonnez  pour  les  traineaux  des 
deux  groupes  des  Renommées  pour  Marly  (2  p.).  043^  3S 
3o  juillet  : à Pierre  Varisse,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  et  racommodées  dans  les 

Maisons  Royalles  à Paris,  en  1701 43tt  8 

9 4 septembre  : à Cristophe  le  jeune,  vuidangeur, 
pour  vuidange  aux  Maisons  Royalles  à Paris,  en  1700. 

252ti  i6s 

29  janvier- 3 septembre  : au  sr  Brunault,  inspecteur 
à Vincennes,  pour  avoir  préservé  des  bestes  les  bois  et 
taillis  du  parc  de  Vincennes,  pendant  les  trois  derniers 

mois  1701  et  les  six  premiers  1702  (3p.) 925tt 

29  janvier:  à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien 
qu’il  a fait  aux  horloges  du  palais  des  Thuilleries,  de  la 
maison  des  Gobelins  et  de  la  Savonnerie,  en  1701 . 57tt 
A Girard  Sualem,  charpentier  liégeois,  pour  avoir 
rétabli  la  pompe  des  Capucines  à Paris  et  celle  de  la  Pé- 
pinière du  Roulle,  en  1700 6itt  i5s 

Au  sr  de  Beauvais,  notaire  des  Bàtimens,  pour  la  dé- 
pense qu’il  a faite  tant  pour  ses  voyages  que  pour  les 
vacations  pour  examiner  les  filtres  et  contracts  des  parti- 
culiers propriétaires  des  terres  occupées  par  les  travaux 

de  l’aqueduc,  de  la  rivière  d’Eure a38tt 

3i  janvier  : au  Chapitre  de  Saint-Benoist,  pour  trois 
années  d’arrérages  de  cens  et  rentes,  deues  pour  des 
terres  encloses  dans  l’enclos  du  palais  de  Luxembourg , 

écheues  à la  Saint-Remy  1701 22^  105 

12  février  : au  sr  Charpentier,  garde  de  la  Prévôté  de 
l’Hôtel , pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour  le  service  des 

Bàtimens  du  Roy  en  1 701 ii3tt 

26  février  : au  s'  Labbé,  inspecteur  à Paris,  pour  les 
dépenses  qu’il  a faites  pour  le  service  du  Roy  en  1701  . 

92tt  1 7“  6d 

Au  sr  de  Cotte,  intendant  des  Bàtimens,  pour  cinq 

5 4. 
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voyages  qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau  ,«11700  i 

et  1701 6A0++ 

26  mars  : aux  s15  Le  Pautre,  Rivet,  Marquis  et  Car- 
rier, dessinateurs,  pour  les  voyages  qu’ils  ont  faits  pour 

le  service  du  Roy  en  1 701 2 1 A++ 

3o  avril  : au  Commissaire  des  pauvres  de  la  paroisse 
Saint-Sulpice,  pour  la  taxe  des  pauvres  du  palais  de 

Luxembourg  pendant  1 701 60++ 

1 A may  : à Barthélémy  Bonnot,  voiturier,  parfait 
payement  de  4 3 a+t  i/is,  à quoy  montent  les  voilures  qu’il 

a faites  pour  le  Roy  en  1 7 0 1 1 3 2++  1 A 8 

A Dumagny,  charpentier,  pour  les  équipages  et  ou- 
vrages qu’il  a faits  pour  peser  des  figures  de  hronze  dans 
le  magasin  du  Roy,  en  1701  et  1702.  ......  93++  i6d 

29  may  : au  sr  Chardon,  procureur  au  Parlement  de 


de  plusieurs  pièces  de  discussion  concernens  les  rcm- 
boursemens  d’héritage  acquis  au  nom  du  Roy  ...  5oo++ 
ai  septembre  : à Fleury,  cordier,  pour  les  cordages 
qu’il  a fournis  pour  les  équipages  des  deux  groupes  de 

marbre  pour  Marly 9i2tt8s 

Au  sr  Barrère,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  à la  Feste- 
Dieu  pour  le  reposoir  et  tentures  de  tapisserie.  . 332++ 

5 novembre  : au  sr  Crosnier,  marchand,  pour  les 
contre-cœurs  de  fonte  de  fer  qu’il  a fournis  pour  les  che- 
minées de  Meudon 3g3++  i3s  id 

12  septembre  : à Philippe  Le  Roux,  voiturier,  pour 
la  voiture  par  eau , depuis  le  port  Saint-Nicolas  à Paris 
jusqu’au  port  de  Marly,  de  deux  groupes  de  marbre,  re- 

présentans  des  Renommées  pour  Marly 5oo++ 

17  décembre  : au  sr  Olivrel,  charron,  pour  les  ou- 
vrages qu’il  a faits  pour  le  transport  desdits  groupes  de 

Paris  à Marly 65++io5 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 5093++  ios  7'1 
' ^ 

OUVRIERS  A LA  JOURNEE. 

1 1 décembre  1701-17  décembre  1702  : aux  ouvriers 
qui  ont  travaillé,  à la  journée  du  Roy,  au  modèle  de 
l’autel  de  Notre-Dame  et  en  d’autres  endroits  du  dépar- 
tement de  Paris  ( 1 7 p.) 661 9+t  4S  6d  : 

11  décembre  1701  : à ceux  qui  ont  travaillé  à relever  -j 
les  terres  de  l’avenue  de  Picpus  à Vincennes.  AA++  105  Gd 
11  décembre  1 701-1  5 octobre  1702  : aux  s15  Dorbay  ! 
et  Aubert,  dessinateurs,  pour  leurs  journée»  à lever  des  ; 
plans  et  à dessiner,  depuis  le  mois  d’octobre  1701  jus-  i 

qu’au  mois  de  juillet  1702  (11  p.) 173/itt  j 

29  janvier  : à ceux  qui  ont  rempli  les  glacières  du  i 
palais  des  Thuilleries 1 18++  9*  6d  j 


26  février-3o  avril  : à ceux  qui  ont  travaillé  au  ma- 


gasin des  marbres  ( A p.) 6/171+16* 

11  juin-5  novembre  : à ceux  des  modelles  de  Marly 
i et  chapelle  de  Meudon  (6  p.) 4 1 1 5++  1 s 5d 


3o  juillet- 1 5 octobre  : à ceux  des  équipages  des 
groupes  des  Renommées  que  l’on  doit  voilurer  à Marly, 
y compris  l’étain  que  l’on  doit  employer  à la  cloche  de 

Fontainebleau  (A  p.) 1 998++9s9d 

17  décembre  : aux  soldats  qui  ont  gardé  les  deux 
groupes  de  Marly,  la  nuit,  du  1 A au  19  août.  98++  163 
Somme  de  ce  chapitre  ....  16371+1  71  8d 

GRAVEURES. 

28  may  : au  sr  Tardieu,  graveur,  pour  les  journées 
qu’il  a employé  à graver  au  bureau  des  plants  et  desseins  , 

en  1702 33o+* 

3o  juillet:  à Roussel,  graveur,  par  gratification , pour 
les  Ao3  par  marc  sur  5o  marcs  de  jettons  d’argent  qu’il 
a frappez  pour  les  Bâtimens  pendant  la  présente  année, 


et  75++  pour  les  quarrez 175++ 

Somme  de  ce  chapitre 5o5++ 


GOBELINS  ET  LA  SAVONNERIE. 

11  décembre  1701-31  décembre  1702  : à Jans,  ta- 
pissier, sur  les  tapisseries  de  haute  lisse  qu’il  fait  des 
tentures  de  Jules  Romain,  Raphaël  et  Indienne  (A  p.).  . 

17000++ 

11  décembre  1 701-16  octobre  1702  : à luy,  sur  les 
portières  de  tapisserie  de  haute  lisse  à fonds  d’or  (11  p.) 

85oo++ 

2 A septembre  : à luy,  pour  la  rentrèture  de  quatre 
bordures  des  portières  des  Dieux  à fonds  d’or.  . 5 a++  5S 
1 1 décembre  1701-31  décembre  1702  : à Lefebvre, 
sur  les  tapisseries  qu’il  fait  des  tentures  de  Jules  Romain, 
Raphaël  et  Gallerie  de  Saint-Cloud  (1.1  p.).  ...  i3ooo++ 
2/1  septembre  : à luy,  pour  deux  morceaux  de  tapis- 
serie faits  pour  rentraire  sur  la  pièce  de  l’ Hymen  de 

Psyché,  de  la  3e  tenture  de  Raphaël 53++  ios 

A La  Croix  père,  sur  les  portières  de  rabesque  qu’il 
fait  en  basse  lisse,  représentant  l'Hyvei - (5  p.). . 5760++ 
A Le  Blond,  sur  lesdites  portières  (5p.)....  3750++ 
A Lafraye,  sur  les  portières  qu’il  fait  représentant 

i 'Automne  (5  p.) 33oo++ 

A Souet,  sur  celles  qu'il  fait  représentant  VE  s té  (5p.) 

33oo++ 

A La  Croix  fils,  sur  celles  qu’il  fait  représentant  le 

Printems  (5  p.) 33oo++ 

1 2 décembre  1701-16  octobre  1702  : au  sr  Comminet, 
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parfait  payement  de  i36oi**5s,  a quoy  monte  lor  filé 
qu’il  a fourni  à la  manufacture  des  Gobelins  pendant 

l’année  1701  (9  p.) 9601^  5 

5 novembre  : à luy,  à compte  de  ses  fournitures  pen- 
dant l’année  1702  (4  p.) 4ooo« 

11  décembre  1701-2/1  septembre  1702  : au  sr  Ma- 
thieu, inspecteur  aux  Gobelins,  pour  les  dépenses  qu’il 
a faites  à ladite  manufacture  pendant  les  neuf  derniers 
mois  1701  et  les  six  premiers  1702  (3  p.).  636**  9’  6d 
i5  janvier-3i  décembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 
des  neuf  derniers  mois  1701  et  des  trois  premiers  1702 

(4p.) 120°tt 

A Kerkove,  pour  teinture  des  laine  et  soye  qu’il  a 

teintes  à ladite  manufacture  (4  p.) 2^89**  7* 

Au  sr  Cozette , concierge,  pour  ses  apointemens  de 
l’année  1701  et  des  trois  premiers  mois  1702  (4p.).. 

2200** 

A luy,  pour  les  dépenses  qu  il  a faites  pour  ladite 
manufacture  pendant  le  même  temps  (4  p.)...  lâqe** 

A Yvart,  peintre,  pour  ses  apointemens  pendant  le 

même  temps  (4  p.) i875h 

A luy,  pour  les  dépenses  qu’il  a faites  à ladite  manu- 
facture pendant  ledit  temps  (3  p.) 23i**5s 

A Nivelon,  dessinateur,  pour  ses  apointemens  pendant 

le  même  temps  (4p.) 1 3 7 5H 

Au  sr  Lunague,  chirurgien,  pour  idem  (4  p.).  5oo+* 

Au  sr  Mathuirin  Nivard,  chapelain,  pour  idem  (3  p.). 

620» 

Au  sr  Gallyot,  jardinier,  pour  ses  apointemens  des 
trois  derniers  quartiers  1 701  et  du  premier  1702  (4  p.). 
4oo** 

A Saint-Léger,  portier,  pour  les  apointemens  de 

l’année  1701  et  du  premier  quartier  1702  (4  p.).  376++ 
Au  sr  François  Jacob,  pour  les  soyes  blanches  qu’il  a 
fournies  pendant  les  trois  derniers  quartiers  1701  et  les 
trois  premiers  1702  (4  p.) 11391^7' 


i5  octobre  : au  nommé  Frvncisque  Fleury,  pour  avoir 
servi  de  modèle  à l’Académie  des  Gobelins  pendant  les 

ioott 

1 04876*1  2 5 6d 


six  premiers  mois  1702 

Somme  de  ce  chapitre. . 


Au  sr  Michel,  pour  les  laines  qu’il  a fournies  pendant 

le  même  temps  (4  p.) 5o53**  1 53 

i5  janvier  - i5  octobre  : au  sr  Mouchy,  pour  les  laines 

qu’il  a blanchies  et  dégraissées  (3  p.) 93**  19* 

12  février- 3 1 décembre  : au  sr  Dupont,  sur  les  ou- 
vrages de  la  Savonnerie  qu’il  a faits  en  1701  et  1702 

( i4  p.) 3ooo** 

26  février- 16  juillet  : au  s1'  Grassin  de  Dongers, 
chapelain  de  la  Savonnerie,  pour  avoir  célébré  le  service 
divin  dans  la  chapelle  de  ladite  Maison  pendant  les  trois 
derniers  mois  1701  et  les  six  premiers  1702  (2  p.)..  . . 

180** 


JARDIN  ROYAL  DES  PLANTES  RARES. 

ier  février- 3i  décembre  : à M.  Fagon,  premier  mé- 
decin du  Roy,  surintendant  du  Jardin  royal,  pour  ses 
apointemens  des  années  1701  et  1702  (2  p.).  12000** 

A luy,  3ooo**  pour  ses  apointemens  de  démonstrateur 
aud.  jardin,  et  24oo**  comme  sous-démonstrateur  des 

plantes  pendant  led.  temps  (2  p.) 54oo** 

12  février- 7 septembre:  à Jean  Rrément,  jardinier 
dud.  jardin,  pour  l’entretien  dud.  jardin  pendant  les 
deux  derniers  quartiers  1701  et  les  trois  premiers  1702 

(3  p.) 3 125** 

1 7 décembre  : à luy,  pour  l’entretien  et  culture  qu’il 
a fait  du  petit  jardin  des  plantes  rares,  non  compris  dans 
son  entretien  ordinaire,  et  pour  le  soin  qu’il  a eu  de  ba- 
layer l’amphithéâtre  pendant  les  démonstrations  et  le  bas 
de  la  terrasse  dans  la  rue  le  jour  de  la  Feste-Dieu,  pen- 
dant les  années  1700  et  1701 200** 

12  février-16  juillet  : à Louis  Esmery,  aprenlil  jardi- 
nier, pour  sa  pension  des  années  1701  et  1702.(2  p.). 

i5g** 

A Piiilrert  Chaillou,  portier  dud.  jardin,  pour  ses 

gages  pendant  les  années  1701  et  1702 220** 

26  mars  : à Antoine  Lefranc,  garçon  du  laboratoire 
dudit  jardin,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1701  ..  . 

200** 

Au  sr  Beaupré,  aùtre,  pour  idem 200** 

2/1  septembre- 1 5 octobre:  au  sr  Boulduc,  apoticaire, 
pour  le  cours  de  chimie  qu’il  a fait  audit  Jardin  royal , 
et  les  drogues  et  médicaments  qu’il  a fourni  pendant 
l’année  dernière  tant  aux  Filles  de  Sainte-Genevielve 
qu’aux  Carmélites  et  Capucines  (2  p.).  . . . i48o**  18 
3i  décembre  : au  sr  du  Vernay,  démonstrateur  au 
Jardin  royal  des  plantes,  pour  ses  apointemens  pendant 

1701  et  1702 3ooo** 

Au  sr  Dacquin,  docteur  en  médecine,  autre  démonstra- 
teur, pour  idem 3ooo** 

Somme  de  ce  chapitre 28980**  i8s 

ACADÉMIES  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  PARIS. 

12  février-17  décembre  : aux  s”  de  Cotte,  architecte 
ordinaire,  Bullet,  de  lTsle,  Gabriel,  Gobert,  Lambert, 


Sv 


859 


COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


860 


Le  Maistre,  de  la  Hire  el  Félibien,  autres  architectes, 
pour  leur  assistance  aux  Conférences  de  l’Académie  d’ar- 
chitecture de  Paris  pendant  les  trois  derniers  quartiers 

1701  et  le  premier  1702  .(A  p.) 5 1 3 7^ 

26  février  : à Blery,  pour  les  frais  qu’il  a faits  pour  le 
service  du  Roy  pendant  les  six  derniers  mois  de  l’année 

1701,  à l’Académie  d’architecture i55*+  ios 

26  févricr-17  décembre:  au  sr  Blanchard,  trésorier 
de  l’Académie  de  peinture  et  sculpture,  pour  l’entretien 
de  lad.  Académie  pendant  les  deux  derniers  quartiers 

1701  et  le  premier  1702  (3  p.) 3ooo+* 

3o  avril  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour  le 
Cabinet  des  tableaux  et  desseins  du  Roy  dont  il  a la  garde, 

pendant  1701 173**  i2s 

5 novembre  : à Roussel  , pour  la  dépense  qu’il  a faite 
à lad.  Académie  d’architecture  pendant  les  six  derniers 

mois  de  la  présente  année i54*+  ios 

A Baradelle,  horloger,  pour  une  pendulle  qu’il  a 

fourni  pour  lad.  Académie 200*+ 

Somme  de  ce  chapitre 8820*+ 12“ 

ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  ROME. 

29  janvier  : à M.  Bernard,  pour  la  lettre  de  change 
qu’il  a fait  remettre  à Rome  à M.  Houasse,  pour  em- 
ployer aux  dépenses  de  l’Académie  royale  d’architecture, 
peinture  et  sculpture , qui  y est  entretenue  par  ordre  de 
S.  M.,  y compris  le  change  à raison  de  3 pour  cent.  . 

6555**  2S 

26  juillet  1702-15  janvier  1703  : au  sr  Duclos, 
banquier  à Paris,  pour  la  somme  qu’il  a fait  remettre 
au  s1  Houasse  pour  employer  aux  dépenses  de  lad.  Aca- 
démie (2  p.) 1274/1*+ 

2 3 aoust  : au  s’  Cassinat,  élève  de  l’Académie  de 
peinture,  1 76++  pour  sa  subsistance  pendant  les  huit  pre- 
miers mois  1 702 , et  1 io*+  pour  luy  donner  moyen  d’aller 


étudiera  l’Académie  royale  de  Rome 286+* 

5 novembre  : au  sr  François  Houasse,  élève,  pour  sa 
pension  pendant  les  six  premiers  mois  1702  ...  . 1 32++ 
Somme  de  ce  chapitre 19717*+  2S 


LOYERS  DE  MAISONS. 

11  décembre  1701  : à Jean  Martin,  garde  des  étangs 
et  rigolles  de  la  plaine  du  Perray,  pour  le  loyer  de  son 

logement  pendant  une  année 4o++ 

8 janvier  . à Jacques  Trippier,  chirurgien  des  Bâti- 


mens  à Marly,  pour  le  loyer  de  la  maison  qu’il  a occupée 

à Marly,  en  1701 i50t* 

i5  janvier  : à Bour,  Suisse  à la  garde  d’une  nouvelle 
porte  qui  a été  faite  à Conflans-Sainte-Honorine , pour 

une  année  de  loyer  de  son  logement 45*t 

22  janvier  : à Jean  Déroché,  garçon  fontainier  à 
Saint-Germain,  pour  le  loyer  de  la  chambre  qu’il  a oc- 
cupée dans  le  village  de  Marly  en  1 701 4o** 

A Louis  Baccary,  employé  à Marly,  pour  son  logement 

pendant  une  année /j0H 

29  janvier  : à la  veuve  Bellier,  jardinier  du  parterre 
en  gazon  au  château  de  Saint-Germain , pour  une  année 

du  loyer  de  son  logement j50ti 

Au  sr  Moreau,  inspecteur  au  château  de  Versailles, 

pour  idem 100*+ 

12  février-17  décembre  : à la  veuve  du  srPuiHEAux. 
pour  loyer  de  sa  maison  de  Meudon,  occupée  par  les  em- 
ployésdes  Bâlimens,  pendant  l’année  1701  (2  p.).  5oo+* 
12  février  : au  s1'  Chevalier  Houël,  pour  le  loyer  de 
deux  maisons  sçizes  à la  Halle-Barbier,  occupées  par 

les  Mousquetaires  pendant  l’année  1701 36o** 

19  février:  aux  s"  Boubgault  el  Matis,  arpenteurs, 
pour  le  loyer  de  la  maison  qu’ils  ont  occupée  à Versailles 

en  1701 a4o++ 

A Henry  Chapelain,  garçon  fontainier  à Marly,  pour 

le  loyer  de  son  logement  pendant  une  année 4o*+ 

A Barthélemy  Laurens,  autre 4o*+ 

26  février  : à Dominique  Deschamps,  fermier  de  M.  le 
comte  de  Cressy,  pour  le  loyer  des  terres  à luy  aparte- 
nantcs,  occupées  par  les  pépinières  du  Roy  à Versailles, 

pendant  1701 4 3 1 **  ios9d 

19  mars  : au  sr  Legoux,  inspecteur  à Saclay,  pour  une 

année  du  loyer  de  son  logement 100** 

19  mars-3i  décembre  : au  sr  de  Poutrincourt,  pour 
les  six  derniers  mois  1701  et  l’année  1 702  des  loyers  de 
sa  maison , écurie  et  manège , occupez  par  les  officiers  de 

la  grande  écurie  du  Roy  à Paris  (3p.) 91 5o** 

26  mars  : à Julien  Chevillard,  fontainier  à Meudon, 
pour  le  loyer  de  son  logement  pendant  1701 ...  1 20** 
A Muzart,  garçon  fontainier  à Meudon,  pour  idem.  . 

4o*+ 

A Hautecampagne,  autre,  pour  idem 4o*t 

A Jean  Fiat,  aulre,  pour  idem 4o*+ 

A Jean-François  Chevillard,  autre,  pour  idem.  4o*+ 
26  mars- 20  aoust  : à Jean  Holard,  laboureur  à 
Trappes,  pour  le  loyer  de  la  maison  dont  il  est  locataire, 
occupée  par  le  sr  Parisot,  pendant  l’année  1701  et  les 
six  premiers  mois  1702 345+* 
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9 avril  : au  sr  La  Guipière,  inspecteur  à La  Chapelle,  j 
pour  deux  années  du  loyer  de  son  logement.  . . . aoott 
3 o avril  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier  de  l’oran-  j 
gerie  de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  le  loyer  de  son 

logement  pendant  l’année  1701 i5ott 

9 juillet  : à Louis  Garnier,  jardinier  des  hauts  de 

Marly,  pour  idem i5oH 

A Léonard  Mimpon,  dit  La  Roche,  garçon  fontainier  à 

Marly,  idem 4ott 

A Joseph  Loiseleur,  compagnon  fontainier  à Marly, 

pour  idem 4ott 

A Dubourg,  dit  La  Montagne,  autre,  pour  idem.  4 

16  juillet  : à François  Coustillier,  jardinier  du  Val, 

pour  le  loyer  de  sa  maison  pendant  1701 aoott 

A Gilles  Roussel,  pour  une  année  du  loyer  d’une 
grange  à Compiègne,  qui  sert  de  magasin  pour  les  bois 
destinez  à faire  les  réparations  des  rouîtes  de  la  foresl.  . 

t5tt 

1 3 aousl  : à dame  Marie  Despontis,  veuve  du  sr  Gau- 
davs,  pour  une  année  du  loyer  des  fossez  de  son  château 
du  Pont,  occupez  par  les  eaux  qui  viennent  de  l’étang 
des  bois  de  Lucienne  à la  Machine 6ott 

17  décembre  : à M.  Ciiéridon,  gentilhomme  anglais, 

officier  de  la  reyne  d’Angleterre,  pour  le  loyer  de  la 
maison  qu’il  a occupée  à Saint-Germain i8oH 

Somme  de  ce  chapilre.  . . i3i26H  101  9d 

CHÂTEAU  DE  MONCEAUX. 

26  février— 16  juillet  : à Simon  Béga,  couvreur,  pour 
l’entretien  des  couvertures  du  château  de  Monceaux, 
pendant  les  six  derniers  mois  1701  et  les  six  premiers 

170a  (a  p.) 35ott 

36  février  : à luy,  pour  ouvrages  de  couverture  qu’il  a 
faits  aud.  château,  outre  ses  entretiens..  . ai5tt  i6’6d 
26  février-16  juillet:  à Nicolas  Gavelle,  serrurier, 
pour  l’entretien  des  ferrures  pendant  les  six  derniers 

mois  1701  et  les  six  premiers  1702  (a  p.) iaott 

26  février  : à luy,  pour  ouvrages  fails,  au-delà  de  son 
entretien,  en  1701 17**  1* 


A Henrï  Dudain,  maçon,  pour  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits  en  1701 1 87+t  123  iod 


idem 1 °s 

A Jean  Legendre,  menuisier,  pour  idem 

Somme  de  ce  chapitre 9°9tt  o‘  4d 


JARDIN  DU  ROY  À TOULON. 
i3  aoust  : à Honnoré  Bertaude,  jardinier  à Toulon, 
pour  les  réparations  des  bâlimens  et  dud.  jardin  faits  en 
1701  et  1 702 1 ooâ 

FONDS  LIBELLEZ. 

4 janvier  1702  : à M.  l’archevesque  de  Rouen,  pour 
une  année,  eschiie  le  3o  décembre  1701,  du  loyer  de 
deux  maisons,  sçizes  rue  Vivien  à Paris,  à luy  aparte- 
nantes  , occupées  par  la  bibliothèque  de  Sa  Majesté. . . . 

5ooott 

Au  sr  Deville,  1 aooott,  sçavoir  : 6000^  par  gratifica- 
tion , en  considération  du  soin  qu’il  a pris  de  la  Machine 
de  la  rivière  de  Seyne  pendant  1701,  et  (3ooott  de  pen- 
sion extraordinaire  que  S.  M.  luy  a accordée  pendant 

idem iaooott 

Au  sr  Le  Nostre,  3ooott  par  gratification,  en  considé- 
ration du  service  qu’il  a rendu  dans  les  Bâtimens1. 

A Jean  Massagati  et  Palmarin  Palmarini,  anciens 
gondolliers  vénitiens,  8oott  par  gratification,  en  considé- 
ration des  services  qu’ils  ont  rendus  sur  le  canal  de  Ver- 
sailles pendant  l’année  1701 8oott 

Au  sr  Soulaigre,  concierge  du  château  vieux  de  Saint- 
Germain-en-Laye , 4oott  pour  son  remboursement  des 
dépenses  qu’il  a faites  pour  faire  nettoyer  les  apartemens 

et  cours  dud.  château  pendant  1701 4oott 

j Au  sr  curé  de  Marly,  684tt  5S,  sçavoir  : 210^  pour  la 
nonjouissance , pendant  1701,  de  75  arpcns  de  pré  com- 
pris dans  le  fonds  de  Marly,  et  4 7 4+t  55  pour  la  nonjouis- 
sance , pendant  lad.  année , de  la  dixme  des  terres  labou- 
| râbles  de  lad.  cure  que  le  Roy  a fait  planter  en  bois, 

: compris  la  dixme  du  troupeau  du  Trou  d’Enfer.  684tt  5“ 

Au  sr  Morlet,  par  gratification , en  considération  du 
soin  qu’il  a pris  des  plants  d’arbres  des  jardins  et  ave- 
nues des  Maisons  Royalles  pendant  1701 aooott 

Au  sr  Ballon  fils,  par  gratification  pour  l’année  1701, 
i en  considération  des  services  que  feu  son  père  a rendus 
dans  les  jardins  et  avenues  des  Maisons  Royalles.  iooott 
A la  veuve  du  sr  Jourdan,  cy-devant  inspecteur  dans 
les  bâtimens  et  jardins  du  château  de  Versailles,  pour 
la  pension  que  le  Roy  lui  a accordée  -pendant  l’année 
dernière  1701  en  considération  des  services  que  led. 

deffunt  a rendus  en  lad.  qualité 3oott 

A la  veuve  d’OnviER  Fleurant,  cy-devant  jardinier  de 
Trianon  , par  gratification , en  considération  de  ce  qu’AN- 

' : . ; .fs  • AV rf'  I 'JV  . a t . ■ 

1 La  somme  n’est  pas  portée  à la  colonne  des  dépenses. 
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toine  Trumel  qui  avoit  une  pension  de  i5oott,  qui  est 
mort,  ia  nourrissoit  avec  ses  enfants,  pour  1701.  3oott 
Au  sr  prieur  curé  de  Croissy-la-Garenne  prez  Saint- 
Germain-en-Laye,  37*5++  pour  son  indemnité,  pendant 
l’année  1701,  de  ta  nonjouissance  des  dixmes  sur  tes 
terres  acquises  au  nom  de  S.  M.  dans  lad.  parroisse  . . . 

375tt 

Au  nommé  Chatillon,  jardinier  de  l’orangerie  du 
château  de  Fontainebleau , 4oott par  gratification,  en  con- 
sidération du  soin  qu’il  a eu  des  orangers  de  S.  M.  pen- 
dant l’année  1701 4 oo+t 

37  janvier:  au  s''  Antoine  Morand,  prieur  du  prieuré 
du  bas  Marty,  2000^  pour  son  remboursement  tant  du 
tonds  que  du  droit  d’indemnité  d’une  maison,  cour  et 
jardin  à tuy  aparlenant,  'sçize  au  village  de  Marty,  laquelle 
le  Roy  a fait  abatre,  S.  M.,  pour  faire  le  bien  de  l’église, 
a bien  voulu  laisser  au  prieuré  du  bas  Marlv  le  fond  et 
propriété  de  lad.  cour,  le  jardin  et  la  place  où  étoient 
lesd.  bâlimens,  quoyque  tout  soit  compris  dans  le  pré- 
sent remboursement,  pour  en  jouir  par  led.  sr  Morand 
et  ses  successeurs,  prieurs  dud.  Marly,  sans  toutesfois  à 
l’avenir  y pouvoir  construire  aucuns  bûtimens  de  quelle 
nature  que  ce  puisse  estre  dans  toute  l’estendue  de  l’em- 
placement de  lad.  maison,  cour  et  jardin  dud.  prieuré 
du  bas  Marly,  S.  M.  n’ayant  fait  celle  acquisition  que 
pour  abatre  les  bâtimens  qui  y étoient  et  à cette  condi- 
tion   2 000tt 

90  janvier  : aux  Dames  de  Saint-Louis  établies  à 
Saint-Cyr,  pour  leur  remboursement  des  droits  d’in- 
demnité des  lots  et  ventes  qui  leur  aparliennent  pour 
les  moulins,  droits  de  gord,  prez,  terres  et  autres 
héritages  que  le  Roy  a acquis  et  remboursez  à plusieurs 
particuliers  pendant  les  années  1689,  i683  et  1687, 
sçituez  sur  la  rivière  de  Seyne,  isles  et  rivages  d’icelle, 
occupez  par  les  travaux  que  S.  M.  a ordonné  estre  faits 
pour  l’établissement  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne, 
et  qui  leur  sont  censuels  à cause  de  leur  seigneurie  de  la 
prévosté  de  La  Cuisine , dépendante  de  la  manse  abbatiale 
de  l’abbaye  de  Saint-Denis  en  France,  unie  à la  Maison 
et  Communauté  desd.  Dames  de  Saint-Louis,  ainsi  qu’il 
est  plus  au  long  expliqué  en  l’état  raporté,  lequel  avec 
l’ordonnance  qui  est  au  pied,  les  titres  justificatifs  de  la 
propriété  desd.  droits  seigneuriaux,  et  quittance  portant 
cession  et  transport  d’iceux  au  profit  de  S.  M.  sur  ce 
suffisante  avec  l’exécution  des  clauses  mentionnées  aud. 

état,  etc 9454i++  i7s  81' 

A divers  particuliers,  pour  leur  payement  des  dédo- 
magemens  et  nonjouissances  des  terres,  châtaignerayes, 
friches  et  autres  héritages  à eux  appartenans,  occupez 


par  le  régiment  du  Roy,  marqué  prez  de  Béchevet,  par- 
roisse de  Luciennes,  dans  le  chantier  de  La  Cardinière, 

pendant  l’année  1701 g3/i++  q3 

5 février  : au  sr  Gobert,  cy-devant  intendant  des  Bâ- 
timens, îüooN  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a accor- 
dée pendant  la  présente  année,  pour  luy  donner  moyen 
de  subsister  avec  sa  famille.  ...............  i5oo++ 

20  février  : aux  Principal,  procureur  et  boursiers  du 
collège  de  Cambray,  pour  le  dédomagement,  pendant 
l’année  dernière  1701,  de  leurs  bâtimens  qui  ont  esté 
démolis  par  ordre  du  Roy  pour  la  construction  du  Col- 
lège de  France n8ott 

3o  avril  : à Alexis  Fordrin,  serrurier,  et  Elisabeth 
Lefèvre,  sa  femme,  pour  leur  payement  du  prix  prin- 
cipal d’une  maison  qui  leur  apartenoit,  sçize  à Marly,  qui 
consistoit  en  porte  cochère,  cour,  fontaine  de  2 pouces  1/9 
d’eau,  remise  de  carrosse,  écurie,  cuisine,  salle  par  bas, 
jardin  clos  de  murs,  circonstances  et  dépendances,  ac- 
quises au  nom  de  S.  M.  par  contrat  passé  devant  de 
Beauvais  et  son  collègue,  notaires  au  Chastelet  de  Paris, 
le  21  mars  dernier,  laquelle  S.  M.  a fait  démolir  pour 

l’augmentation  de  son  parc  de  Marly 68oott 

1 4 may  : au  s1'  Coulon,  maître  de  forges  en  Cham- 
pagne, à compte  des  tuyaux  de  fonte  de  fer  de 
18  pouces  de  diamettre  qu’il  a fourni  et  posé  pour  les 
conduites  des  fontaines  de  Versailles  et  Marly,  et  pour 
celles  de  la  rivière  d’Eure,  depuis  l’année  1686  jusqu’à 

présent 20000^ 

4 juin  : aux  preslres  de  la  Mission  establis  à Fontai- 
nebleau, pour  leur  subsistance  et  entretennoment  pen- 
dant les  six  premiers  mois  1702 3ooott 

27  juin  : aux  officiers  de  Fontainebleau,  cy-après 
nommez,  par  gratification,  en  considération  du  bon  état 
de  leurs  entretiens  pendant  l’année  1701,  sçavoir  : 


A la  veuve  Julien  de  Bray,  ayant  l’entretien  de  la  moi- 
tié du  grand  parterre 3oott 

A Gaspard  Quinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre  moi- 
tié   3ooW 

A Varin,  ayant  celuy  des  arbres  fruitiers 200tt 

A luy,  en  considération  de  l’augmentation  de  son  en- 
tretien  12  o11 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  celuy  du  jardin  de  l’Étang 

i5ott 

A Nivelon,  ayant  celuy  du  jardin  du  Mail..  . . ioo+t 

A Voltigeant,  ayant  celuy  des  bateaux i5ott 

A Couturier,  ayant  celuy  des  fontaines 200^ 
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A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albret.  . . 

i5o*+ 

A Thierry,  concierge  de  la  Ménagerie 6o** 

A Dernaux,  idem  de  la  cour  du  Cheval  blanc..  ioo** 
A Toulet,  idem  de  la  Surintendance  des  finances. . . . 

200** 

A la  veuve  Lasalle,  idem  des  bâtimens 200** 

A Louis  Desbouts,  ayant  l’entretien  de  la  plus  grande 

partie  du  parc ôoo*+ 

A Pion,  ayant  la  nourriture  des  cignes  et  carpes  des 
étangs ioott 

Total 273ott 

îo  juillet  : au  sr  Marigner,  par  gratification  ordi- 
naire, en  considération  du  travail  extraordinaire  qu’il  a 
fait  pour  la  vérification  et  le  payement  des  vieilles  debles 

des  bâtimens  des  Maisons  Royalles 3ooo+* 

i 3 juillet  : aux  s”  Chausset  et  Chantemerle,  à compte 
des  marbres  de  Languedoc  et  des  Pyrennées  qu’ils  ont 
fournis  aux  magasins  du  Roy  les  années  précédentes.  . 

nooo*t 

27  aoust  : au  sr  Coulon,  maître  de  forges  en  Cham- 

pagne, parfait  payement  de  53i3o6*+  i3”9d,  à quoy  mon- 
tent les  tuyaux  de  fonte  de  fer  de  18  pouces  de  dia- 
mettre  qu’il  a fournis  et  fait  poser  pour  les  fonlaines  des 
châteaux  de  Versailles  et  de  Marly  et  pour  la  conduite 
de  la  rivière  d’Eure  à Versailles,  depuis  l’année  1686 
jusqu’à  présent ô35o6**  i33  9d 

Au  sr  Ladoireau,  orfèvre,  1/1729**  17’  /id  pour  parfait 
payement  de  17729**  17’  /id,  à quoy  montent  les  six  pentes 
de  trophées  de  bronze  doré  d’or  moulu  qu’il  a faits  pen- 
dant 1682  et  i683,  et  livrés  pour  estre  posez  dans  la 
grande  gallerie  du  château  de  Versailles,  et  8000**  par 
gratification- pour  tenir  lieu  de  partie  des  intérests  de  lad. 

somme  depuis  vingt  années 22729'+  173  /id 

A Mr  le  duc  de  Lauzun,  pour  son  remboursement  du 
fonds  et  nonjouissances,  jusqu’au  dernier  juin  1702,  de 
la  moitié  qui  luy  apartenoit  d’une  maison  appellée 
l’hôtel  de  Lauzun,  sçituée  dans  la  patte  d’oye  de  la 
grande  avenue  en  face  du  château,  de  Versailles,  qui  a 
esté  abbatue  par  ordre  du  Roy  en  1679  pour  bâtir  la 

grande  écurie 76600** 

A Mme  de  Bue,  pour  son  remboursement  du  fonds 
principal  et  nonjouissance,  jusqu’au  ier  juillet  dernier, 
des  moulins  de  Launay  et  du  Val,  etc..  . 76562**  2 3 1 od 
Aux  Religieux  de  l’abbaye  de  Saint-Germain-des-Prez 
à Paris,  pour  leur  remboursement  du  fond  et  nonjouis- 
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sauces,  jusqu’au  ier  juillet  dernier,  des  dixmes  des  héri- 
tages sçituez  sur  la  parroisse  du  Chenay . 701 97**  1 83  6d 
A Mr  le  marquis  de  Vaires,  pour,  avec  6700*+  qu’il 
a cy-devant  reçeu,  faire  1 A85q+*  6“  tant  pour  le  droit  de 

fief,  etc 101 52** 

Au  sr  prieur  curé  de  Saint-Nicolas  de  Rennemoulin, 

pour  nonjouissance  et  indemnité,  etc 5oââ*+  165 

Au  sr  prieur  curé  de  Marly,  pour  le  fond  et  nonjouis- 
sance des  dixmes,  etc 2/112**  1 7’ 

A la  Fabrique  de  Marly,  pour  le  remboursement  du 

fond,  matériaux  et  droits  d’indemnité 600*+ 

A Claude  et  Catherine  de  Soerr,  héritiers  de  Louis 
Liesse,  procureur  au  Parlement,  leur  grand-père,  pour 
leur  payement  du  fond  principal,  etc.  . . 2809**  i33  9d 
Au  sr  Odonhüe,  capitaine  et  premier  maréchal  des 
logis  des  gendarmes  anglois,  pour  son  remboursement 
du  prix  principal  et  nonjouissance  de  deux  arpens  et  une 

perche  de  bois,  etc 6o3*+ 

Aux  héritiers  de  Louis  d’Emant,  pour  nonjouissance 

et  dédomagement,  etc 3 12** 

Aux  administrateurs  de  l’hôpital  de  la  Charité  de 

Saint-Cloud,  pour  le  fond,  indemnité  et  nonjouissances, 

etc 58 1 *+  53 

3o  novembre  : à la  veuve  du  feu  sr  Manessier,  tréso- 
rier général  des  Bâtimens,  pour  le  prix  de  la  pension 
qui  luy  a esté  accordée  par  S.  M.  et  à ses  filles  pendant 

la  présente  année 600** 

ier  décembre  : à Dominico  Cuccy,  ébéniste  et  fondeur, 
pour  la  pension  qui  luy  a esté  accordée  par  S.  M.  pen- 
dant la  présente  année 3oo** 

19  décembre  : au  sr  Desgots,  contrôleur  général  des 
Bâtimens,  pour  services  rendus  dans  lesd.  Bâtimens.  . . 

2000** 

Au  sr  Desgodets,  architecte,  pour  ses  apointemens  en 


lad.  qualité  pendant  la  présente  année 2000+* 

A Nicolas  Bailly,  peintre,  ayant  la  garde  des  tableaux 
du  Roy,  pour  ses  apointemens  pendant  idem.  . . i5oo*+ 


Au  sr  Dufresny  de  Rivière,  dessinateur  des  jardins 
du  Roy,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité  pendant  idem . . . 

1200** 

20  décembre  : aux  prestres  de  la  Mission  établis  à 
Fontainebleau,  pour  leur  subsistance  et  entretennement 

pendant  les  six  derniers  mois  1702 3ooo+* 

2 à décembre  : au  sr  Arnoult,  à 6/17**  8\  sçavoir  : 
à 000**  pour  seize  jeunes  autruches,  à raison  de  2 5o**  la 
pièce,  200**  pour  neuf  canards  d’Egipte  et  une  canne 
musquée,  4 7**  83pour  trois  poules  pintades,  35o**  pour 
un  chat  tigré  engendré  d’un  tigre,  et  5o**  pour  une 

55 
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chèvre  de  la  Thébaïde,  qu’ii  a livré  pour  le  service  du 
Roy  à la  Ménagerie1 8S 

37  décembre  : à Marie  Thevenot,  veuve  de  Michel 
Bailbien,  et  Catherine  Thevenot,  veuve  de  François  de 
la  Place,  héritiers  de  Pierre  Le  Maistre  et  Gérard 
YIarcou,  aussy  entrepreneurs,  et  à Pierre  Thevenot, 
entrepreneur,  pour,  avec  6oi8oott  qui  leur  ont  esté  or- 
donnez depuis  1 682  jusqu’à  présent,  faire  le  parfait  paye- 
ment de  666 Ag3tt  a5  8d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’ils  ont  faits  au  château  de  Saint-Germain- 
en-Laye  pendant  les  années  1682  et  1 683  , suivant  trois 
mémoires,  et  ce  non  compris  leurs  peines,  salaires  et 
équipages  de  l’un  desd.  mémoires  montantà  3oA4â3tt  i6s, 

1 La  pièce  suivante , conservée  dans  les  papiers  de  la 
Maison  du  Roi  aux  Archives  nationales  (O1  1796),  mérite 
d’ètrc  citée  ici  comme  donnant  le  tarif  du  prix  des  animaux 
rares  pour  la  Ménagerie  de  Versailles  : 

Prix  des  oyseaux  et  animaux  de  Levant  livrez  par  le  s.  Ar- 
nould à la  Ménagerie  de  Versailles,  réglez  le  10  décembre  1701  : 

Nouveaux  prix 

Anciens  prix.  par le surintendant 
le  i5  janvier  1700. 


Autruche 

33o  tf 

a5ott 

Vache  marine 

i75tt 

i3o  tt 

Chèvre  de  ta  Thébaïde 

66  » 

5o  « 

Gazelle 

33  H 

20  « 

Poule  sultane 

as  tt 

1 5—i 6 « 

Poule  pintade 

aa  tt 

i5-i6  tt 

Damoiselle  de  Numidie 

55  d 

4o  tt 

Aigrette 

22  6 

16  tt 

Pellican 

44  tt 

3o  tt 

Outarde 

33  « 

ao  H 

Cigogne 

92  tt 

i5-i6  « 

Grue 

33tt 

20  tt 

Riche 

55« 

4o  tt 

Pale 

ntt 

9h 

Cazuel 

j 5o  tt 

120  tt 

La  paire  de  cannes  ou  canards 

d’Egypte 

55  « ' 

4ott 

La  paire  d’orettes  noires  ou 

blanches 

33« 

20  tt 

La  paire  d’arquelans 

33tt 

20  tl 

Perdrix  rouge 

3 tt 

2« 

Francolin 

29  tt 

i5tt 

Porc-épic 

66  tt 

5o  tt 

La  paire  d’oyes  de  Canada  . . . 

44  tt 

3o  tt 

Gapar  (guépard) 

55  tt 

4o  » 

Civette 

55  tt 

4o  « 

Sagoin . 

44  tt 

3o  tt 

Cerf  blanc  ou  biche 

i75tt 

95  « 

Crocodille 

120  tt 

* „ 

Marlous 

25» 

1 2 tt 

Rat  de  Pharaon 

35« 

1 2 tt 

Coulqui 

» 

3o  tt 

Bellanchant 

3o  tt 

Rat  d’Inde 

» 

12  tt 

Un  chat  tigré  engendré  d’un 

tigre . 

* 

35ott 

lesquels  feu  M.  Louvois,  Surintendant  des  Bàtimens,  s’es- 
toit  réservé  de  liquider,  ce  que  n’ayant  point  fait,  ils  le 

seront  cy-après  par  nous 646g3tt  as  81’ 

Somme  de  ce  chapitre..  . Ag  1 898++  6S  6J 

REMBOURSEMENS  D’HÉRITAGES. 

Aux  héritiers  Pierre  Ferré,  pour  leur  paiement  de 
quatorze  années  de  nonjouissances  des  terres,  prez  et 
vignes,  à eux  apartenans,  sçituez  sur  le  territoire  de 
Choisy-aux-bœufs  et  aux  Glaizières,  que  le  Roy  a fait 
enclore  dans  son  parc  de  Versailles  en  l’année  1687,  sui- 
vant l’état  expédié  montant  à i655tt  i6“,  tant  pour  le 
fonds  principal  que  pour  les  nonjouissances,  cecy  pour 
les  nonjouissances  seulement 68 16’ 
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ARBRES  ET  FLEURS. 

29  janvier  : à Chédeville,  pour  les  arbres  fruitiers 
qu’il  a fournis  pour  les  jardins  des  Maison  s Royalles. . . 

1 2 1 d 

26  novembre- 17  décembre:  à luy,  sur  les  maron- 
niers  qu’il  a fournis  pour  lesd.  jardins  (2  p.)..  . . 8ood 
29  janvier  : au  sr  Dadolle,  pour  les  oignons  de  fleurs 
au’il  a fournis  pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles.  . . 

4*  19’ 3“ 

16  juillet- 26  novembre  : à Vernier,  jardinier,  pour 


les  arbres  et  oignons  de  fleurs  qu’il  a fournis  pour  lesd. 

jardins  (3p.) io2itt/id 

29  janvier  : à la  veuve  Descruchets,  pour  les  arbres 

à fleurs  qu’elle  a fournis  pour  lesd.  jardins i65tt 

17  décembre  : à Mme  de  Morangis,  pour  i58  ma- 

ronniers  qu’elle  a fournis  pour  lesd.  jardins 37 2^ 

Au  s1  d’Autrée,  pour  357  maronnicrs 211^/1’ 


11  décembre- 11  juin  : à La  Forest,  jardinier,  par- 
fait payement  de  2889^  1 * 1 1 d,  à quoy  montent  les  plantes 
vivasscs  qu’il  a fournis  pour  lesd.  jardins  en  1701  (5  p.) 
2 A 89M  ts  1 id 

12  novembre- 17  décembre  : à luy,  à compte  des 

plantes  vivasses  qu’il,  fournit  pendant  la  présente  année 
(3  p.) 1 iooti 

3o  avril  : à Beslard,  jardinier,  pour  60  lilas  perse,  à 
16'  pièce;  70  chèvreufeuils  en  boules,  à i5s;  27  poi- 
riers, à 2 o“;  et  20  chèvreufeuils  en  palissade  qu’il  a four- 
nis pour  lesd.  jardins i35tt  1 o’ 

28  may  : à Foucroï,  jardinier,  pour  700  toufes  de 
gros  œillets  qu’il  a fournis  pour  lesd.  jardins..  . . io5tt 
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1 1 décembre  1701-13  aoust  1702  : à Beanchet,  jar- 
dinier, parfait  payement  de  5706**  i3s  9d  pour  les  spées 
de  bois  bianc  et  les  ormes  qu’il  lève  en  motte  et  qu’il 

voilure  au  jardin  de  Marly  (12  p.) 54o6tt  i3s  g1 

.26  novembre  : à luy,  sur  la  charmille  qu’il  lève  dans 
la  l'orest  de  Dreux  pour  planter  en  pépinière  à Versailles 

( 2 p.) 8oott 

11  décembre- 1 3 aoust  : à Laurens  Dolot,  jardinier, 
parfait  payement  de  7795**  6S  pour  les  spées  de  grande 
charmille  qu’il  lève  en  motte  et  qu’il  voiture  au  jardin 
de  Trianon  (12  p.).. 73g5tt  6S 

28  may-26  novembre  : à luy,  pour  l’entretien  de  la 

fermeture  d’échalats  des  onze  remises  à gibier  du  grand 
parc  de  Versailles  pendant  les  six  derniers  mois  1701  et 
les  six  premiers  1702  (2  p.) 5oott 

2O  novembre  : à luy,  sur  les  spées  de  charmille  et 
des  ormes  qu’il  lève  en  moite  et  qu’il  voiture  au  jardin 

de  Trianon èoott 

11  décembre -28  may  : à Remy  Janson,  jardinier, 
pour  les  arbres  qu’il  lève  en  motte  et  qu’il  plante  dans 
les  avenues  des  Maisons  Royalles  (8  p.)  . £902*+  i3s  èd 
16  juillet  - 1 3 aoust  : à luy,  sur  le  1er  labour  qu’il 
l’ait  aux  pépinières  de  Versailles  (2  p.).  i/ioott  1 6S  nd 
i5  septembre  - 12  novembre  : à luy,  pour  le  2e  labour 

(3  p.) 1 i8ott  17“  iod 

26  novembre  - 17  décembre  : à luy,  pour  le  3e  labour 

(2  p.) 1 2 oott 

11  décembre  1701-11  juin  1702  : à Rigollet,  pour 
la  charmille  qu’il  a levé  dans  la  forest  de  Montargis  pour 
planter  en  pépinière  à Versailles  (3  p.). . 1256^  12*  6d 
19  janvier- 28  may  : à luy,  sur  la  charmille  et  les 

spées  qu’il  voilure  à Meudon  (6  p.) 2g3ttt  1 6* 

26  novembre- 17  décembre  : à luy,  sur  la  charmille 
qu’il  lève  en  motte  dans  les  pépinières  de  Versailles,  et 
qu’il  voiture  et  plante  au  jardin  de  Meudon  (2  p.).  . . . 

, 2000W 

i5  janvier  : à Choluy,  pour  20&5  bottes  de  buys  qu’il 
a fournis  pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles.  65  Alt  i5s 
Somme  de  ce  chapitre.  . . . 36oigtt  3S  iod 

FUMIERS. 

3o  juillet- 12  novembre  : à Havart,  voiturier,  pour 
Je  grand  fumier  qu’il  a fourni  à la  pépinière  du  Roulle 

(3p.) 3i6tt 

26  février- 26  novembre  : à Henry  Butteau,  voitu- 
rier, pour  le  grand  fumier  qu’il  a fourny  pour  les  pépi- 
nières de  Versailles  (h  p.) 486tt  10* 

29  janvier-  12  novembre  : à Estienne  Hubins,  jardi- 


nier, pour  les  terres  d’égout  qu’il  porte  dans  la  pépinière 


du  Roulle  (6  p.) 58ott 

Somme  de  ce  chapitre 1 382tt  1 o5 


MAN  EQUINS. 

i5  janvier  : à Houarré,  vannier,  parfait  payement  de 
/i66tt,  à quoy  montent  les  manequins  qu’il  a fournis  pour 
lever  des  arbres  verts  en  motte  pour  les  jardins  des 
Maisons  Royalles 266^ 

9 avril  : à Hendrecy,  vannier,  pour  les  mânes  d’osier 
qu’il  a fourni  à la  pépinière  du  Roulle 386^  io! 

11  décembre  1701-26  novembre  1702  : à Malherbe, 
vanier,  pour  les  mânes  cl’osier  qu’il  a fourni  pour  les 

pépinières  de  Versailles  (9  p.) 2261^  65 

Somme  de  ce  chapitre 2gi3tt  1 6S 

POTS  DE  TERRE. 

29  décembre  : à Marcelin  , pour  700  pots  de  terre 
qu’il  a fournis  à la  pépinière  du  Roulle 7 0^ 

OUVRIERS  DES  PÉPINIÈRES. 

11  décembre  1701-17  décembre  1702  : aux  ouvriers 
qui  ont  travaillé  à la  pépinière  du  Roulle  depuis  le 
12  novembre  1701  jusqu’au  1 1 de'cefnbre  1702  (18  p.) 
5362*U! 

11  décembre  1701-17  décembre  1702  : aux  ouvriers 
qui  ont  travaillé,  à la  journée  du  Roy,  et  veillé  à la  con- 
servation des  plants  d’arbres  des  avenues,  pépinières  et 
parcs  de  Versailles  (18  p.) 2 2 63rt  6“  4d 

11  décembre  1701  : à ceux  qui  ont  fourni  et  voituré 
du  gland  et  des  châtcignes  pour  semer  en  pépinière.  . . 

393tt  9s  èd 

11  décembre  1701-30  avril  1702  : à ceux  qui  ont 
levé  des  billes  d’ormes  pour  planter  en  pépinière  (3p.) 
io83tt  is 

25  décembre  1701-15  janvier  1702  : à ceux  qui  ont 
semé  du  gland  en  pépinière  (2  p.) 563*1  gs 

25  décembre  1701-11  juin  1702  : à ceux  qui  ont 
voituré  des  oignons  de  fleurs,  plantes  vivasses,  géroflées 
doubles,  arbres  verts  et  autres  plantes  dans  les  jardins  des 
Maisons  Royalles  (3  p.  ) 5^7 2tt  i8s 

i5  janvier- 26  novembre  : à ceux  qui  ont  levé  et 
voituré  des  maronniers  pour  les  jardins  de  Marly  et 
autres  endroits  (6  p.) 35^9**  7' 

29  janvier- 26  février  : à ceux  qui  ont  levé  et  planté 
des  arbres  en  motte  dans  les  avenues  de  Versailles  (3  p.) 
83Pi4*  9d 

12  février- 26  mars  : à ceux  qui  ont  échenillé  les 
arbres  des  avenues  des  Maisons  Royalles  (3  p.).  1200^ 
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a 6 mars  : à ceux  qui  ont  élagué  les  arbres  de  l’avenue 

de  Versailles  à Marly a48*t  23 

9 avril  : à ceux  qui  ont  semé  des  châtaigniers  et 

marcotté  des  billes  d’orme 277**  igs  iod 

28  may-26  novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux 

avenues  et  pépinières  de  Versailles  (6  p.) 

26gâtt  13  iod 

27  aoust- a4  septembre  : à ceux  qui  ont  saclé  le 
gland,  l’ormille  et  les  châtaigniers  semez  en  pépinière 

(2  p.) 5i  5tt  53  2d 

1 5 octobre  : à ceux  qui  ont  fourni  du  terreau  et  boue 

de  rue  à la  pépinière  du  Roulle,  en  1701 367^ 

i5  décembre  : à ceux  qui  ont  compté  et  enterré  la 
charmille  venue  de  la  forest  de  Dreux  pour  planter  en 

pépinière,  et  autres  ouvrages ■• . 428tt  63  4d 

Somme  de  ce  chapitre 25253^  43  7d 

MAÇONNERIE. 

i3  aoust  : à Annet,  maçon,  pour  ouvrages  de  maçon- 
nerie aux  aqueducs  et  au  gros  mur  qui  conduit  l’eau  de 
la  Machine  sur  la  butte  de  Montboron 44 2tt  85  4d 

MENUISERIE. 

3o  avril  : à Béguin,  menuisier,  pour  les  caisses  qu’il 
a fournies  pour  les  orangers  de  la  pépinière  du  Roulle . 

i68tt  123 

i3  aoust  : à Louis  Chevalier,  menuisier,  pour  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à la  Ménagerie  du 


Désert 98^ 

Somme  de  ce  chapitre . 266^  123 


SERRURERIE. 

i3  aoust  : à Thomas  Valleren,  serrurier,  pour  les 
cadenats  et  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a fournis  aux 
44  portes  des  onze  remises  à gibier  du  grand  parc  de 
Versailles 335^  i53 

CHÂTEAU  DE  SAINT- GERMAIN. 

MAÇONNERIE. 

ri  décembre  1701-17  décembre  1702  : à la  veuve 
Jacques  Barbier,  entrepreneur,  parfait  payement  de 
i652âtt  is  3d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’elle  a fait  faire  en  la  dépendance  des  châteaux  de 
Saint-Germain-en-Laye  pendant  les  années  1701  et  1702 
{22  p.) 912  4^  1 3 3d 

19-  janvier  1703  : à elle,  parfait  payement  de 
2 2 86tiH  a33  3d,  à quoy  montent  les  ouvrages  et  répara- 


tions de  maçonnerie  qu’elle  a fait  faire  en  la  dépendance 
du  château  de  Saint-Germain-en-Laye  pendant  1698, 

1699  et  1700 44i5tti  33  3d 

25  décembre  170 1-1 7 décembre  1702  : ùJeanBeauté, 
maçon,  sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  aux  loges  des 
Suisses,  aux  portes  cochères  et  aux  murs  de  clôture  de 

Saint-Germain-en-Laye  (5  p.) 620** 

9 avril  : à Gilles  Daufresne,  maçon,  pour  réparation 
du  mur  de  clôture  qui  étoit  tombé  entre  le  vieux  par- 
terre du  château  et  l’hôtel  du  Mayne g4tt 

3o  juillet  : à Denis  Anceau,  fontainier,  pour  les  tuiaux 
degrais  qu’il  a posés  à chaux  et  ciment  depuis  le  derrière 
de  la  chancellerie  de  Saint-Germain  jusqu’aux  petites 

écuries  du  Roy 6ott 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . i4243tt  i4!  6d 

CHARPENTERIE. 

i5  janvier- 12  novembre  : à Jean- Jacques  Aubert, 
charpentier,  à compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il 
a faits  en  plusieurs  endroits  de  la  dépendance  dud.  châ- 
teau (7  p.) 1 a5ott 

3o  juillet  : à luy,  pour  les  poteaux  qu’il  a fournis  pour 
tendre  les  tapisseries  à la  Feste-Dieu  dernière  . . 25ott 
Somme  de  ce  chapitre i5oott 

couverture. 

11  décembre- 17  décembre  : à Simon  Deschamps, 
couvreur,  sur  les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  en 
la  dépendance  du  château  de  Saint-Germain-en-Laye 
(5  p.) 670** 

MENUISERIE. 

11  décembre  1701-12  novembre  1702  : à Michel 
Dubois,  menuisier,  sur  les  ouvrages  et  réparations  de 
menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  des  châteaux 


de  Saint-Germain-en-Laye  (4  p.) 4oott 

1 1 décembre  1701  : à Nicolas  Biesse,  menuisier,  pour 
les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de 

Saint-Germain  en  1701 69”  io‘ 

Somme  de  ce  chapitre 4 6gH  103 


serrurerie. 

11  décembre  1701-17  décembre  1702  : à Joseph 
Rouillé,  serrurier,  pour  les  ouvrages  et  réparations  de 
serrurerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  des  châteaux  de 
Saint-Germain-en-Laye  (i5  p.) 2Ô4ott 

VITRERIE. 

11  décembre  1701-17  décembre  1702  : à Claude 
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Cossette,  vitrier,  pour  les  ouvrages  et  réparations  de 
vitrerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  des  châteaux  de 
Saint-Germain  depuis  le  mois  de  novembre  1 701  (1 3 p.) 
i733tt  2* 

CORDAGES. 

26  février- 19  novembre  : à Estienne  Langlois,  cor- 
dier,  à compte  des  clouds,  pelles,  seaux  et  cordages  qu’il 
a livrez  au  magasin  de  Saint-Germain,  en  1701  et  1702 
(2  p.) 25o*t 

PEINTURE. 

2 4 septembre -1 7 décembre  : à Louis  Poisson  , peintre, 
sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits  aux  apar- 
temens  de  Saint-Germain-en-Laye  (a  p.) 2 4ott 

PAVÉ. 

1 h may-17  décembre  : à Gilles  Deziaux,  paveur, 

pour  les  ouvrages  et  réparations  de  pavé  qu’il  a faits  en 
la  dépendance  des  châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye 

(3  p.).. 33ott 

TERRASSES  ET  JARDINAGES.' 

2 5 décembre  1701  : à Pierre  Motte,  terrassier,  sur 
les  trous  qu’il  a faits  dans  les  carrez  du  petit  parc  de 
Saint- Germain,  pour  y regarnir  les  ormes  qui  sont  morts 
et  que  l’on  y a levez  en  motte  pour  transporter  à Marly 
120tt 

29  janvier  : à Charles  Brochard,  jardinier,  pour  les 
ouvrages  qu’il  a faits  au  jardin  du  Val i99tt  8* 

11  juin  : à Pierre  La  Rivière,  terrassier,  pour  le 
sable  commun  qu’il  a porté  et  dressé  sur  les  contr’allées 
du  Boulingrin  du  château  neuf  de  Saint-Germain. ..  g7tt 

11  juin-16  juillet  : à Robert  Mine  d’Orge,  pour  le 
régallement  qu’il  a fait  aux  ornières  de  la  terrasse  et 
aux  routtes  du  petit  parc  de  Saint-Germain  (2  p.).  . . 
i5ott 

26  février:  à Louis  de  la  Lande  , jardinier,  parfait 
payement  de  682^  5S,  à quoy  monte  le  plein  labour  qu’il 
a donné  aux  carrez  du  petit  parc  de  Saint-Germain,  en 
1701 22tl  5S  6d 

26  février- 1 5 octobre  : à Gaucher  Levieux,  terras- 
sier, pour  menus  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en 
divers  endroits  de  la  dépendance  de  Saint- Germain 


(6  p.) 273tt8a 

Somme  de  ce  chapitre 8Ô2tt  1'  6d 


DIVERSES  DÉPENSES. 

29  janvier  : à Pierre  Varisse,  ramonneur,  pour 
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178  cheminées  qu’il  a ramonnées  en  la  dépendance 
dud.  château 6ott  11* 

29  janvier- 24  septembre  : à Jean  Gautier,  charbon- 

nier, pour  24  muids  de  charbon  qu’il  a livrés  au  magasin 
de  Saint-Germain  (2  p.) 84tt 

28  may  : à Mathieu  Lambert,  fayancier,  pour  un  cent 
et  demi  de  cloches  de  verre  qu’il  a fournies  au  jardin  du 
Boulingrin  du  château  neuf  de  Sain t- Germain . . . 54^ 

30  juillet  : à Jean  Padelain,  pour  rarnonnages  de 

cheminées  aud.  château 83rt  6’ 

2 4 septembre  : à Louis  Le  Maire,  pour  38  bottes 

d’échalats  qu’il  a fournies  au  magasin 4ott  5’ 

A René  Laflèche,  tourneur,  pour  deux  échelles  qu’il 

a livré 21 

A Jean  Déroché,  compagnon  plombier,  pour  le  mas- 
tic, les  outils  et  le  coutil  qu’il  a livré  au  magasin..  . 

73+t  5S 

A Claude  Le  Comte,  taillandier,  pour  deux  paires  de 

ciseaux  qu’il  a livrés  pour  la  veuve  Lalande 17H 

26  novembre  : à Nicolas  Branche,  pour  avoir  mis  en 
couleur,  ciré  et  frotté  l’apartement  de  la  Reyne  au  châ- 
teau de  Saint-Germain.  . 6ott 

17  décembre  : à Mathieu  Lambert,  fayancier,  pour 
un  cent  de  cloches  de  verre  qu’il  a fourni  au  jardinier 

du  Val  de  Saint-Germain 36tt 

Somme  de  ce  chapitre 529^  7’ 

entretiens  de  saint-germain-en-laye. 

12  février- 3 1 décembre  : à Jean  Déroché,  garçon 
plombier,  pour  l’entretien  et  la  recherche  des  plombs 
sur  la  couverture  du  château  et  dépendances,  pendant 
les  deux  derniers  quartiers  1701  et  les  deux  premiers 

1702  (4p.) 60011 

A Louis  de  la  Lande,  pour  celuy  de  l’Orangerie  pen- 
dant le  même  temps  (4p.)..... îâoo^ 

A la  veuve  Jean  de  la  Lande,  pour  celuy  du  grand 

parterre  en  broderie,  pour  idem  (4p.) i35ott 

A Louis  de  la  Lande,  pour  celuy  du  Boulingrin  (4  p. ) 

- 1 337^ 

A la  veuve  Bellier,  pour  celuy  du  jardin  en  gazon 

(4  p.) 1 65ott 

A François  Lavechef*  pour  celuy  du  jardin  et  parterre 

du  château  neuf  (4p.) 525** 

A François  Coustillier,  pour  celuy  du  pavillon  du  Val 

(4  p.) 4ooolt 

A Pierre  Goëren,  dit  La  Salle,  concierge  dud.  pa- 
villon (4p.) 1200tt 

A Claude  Marais,  veuve  Patenostre,  concierge  du 
Chenil  (4  p.) 1 8ott 
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A Pierre  Bertin,  concierge  du  château  neuf  (4  p.) 

4 7 5^ 

A Antoine  Bazire,  concierge  de  la  petite  écurie  (4  p.) 

200** 

A la  veuve  du  sieur  Soulaigre,  concierge  du  château 

vieux,  pour  entretien  de  l’horloge  (4  p.) 3oo** 

Aud.  Goëren,  portier  du  parc  de  Saint-Germain  (4p.) 

. . . 700** 

A Cléremboust,  portier  du  grand  parterre  (4  p.).  . . 

3 60** 

A Etienne  Tbéheux,  concierge  de  la  Surintendance  des 

bàtimens  (4  p.) 200** 

A Claude  Lefebvre,  concierge  de  la  Maison  de  la  Re- 
ligion (4  p.) 200** 

A Simon  Deschamps,  pour  l’entretien  des  couvertures 

(4  p.) îooott 

16  juillet  : aud.  Louis  de  la  Lande,  pour  le  chauffage 

de  l’orangerie  pendant  l’hyver  dernier 2 5o** 

9 avril-  17  décembre  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour 
l’entretien  de  l’horloge  du  château  pendant  les  années 

1701  et  1702  (2  p.) 80** 

Somme  de  ce  chapitre 16007** 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

11  décembre  1701-17  décembre  1702  : aux  ouvriers 
qui  ont  travaillé,  à la  journée  du  Roy,  en  la  dépendance 
du  château  de  Sainl-Germain-en-Laye,  depuis  le  mois 
de  novembre  1701  jusqu’au  mois  de  décembre  1702 


(*9  P-) 781^7“ 

1 5 janvier  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  et  de 
neige  les  quatre  glacières  dud.  château 537** 

Somme  de  ce  chapitre i3o8**  7’ 


CHÂTEAU  DE  MABLY. 

MAÇONNERIE. 

4 décembre  1701-19  janvier  1703  : à Jacques  Ma- 
zière,  entrepreneur,  sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il 
a faits  et  qu’il  fait  en  la  dépendance  du  château  de  Marly 
pendant  les  années  1700,  1701  et  1702  (21  p.).  . . . 

962OO** 

21  may  : à luy,  pour  son  dédommagement  du  grand 
arc,  de  pierre  de  Saint-Cloud,  qu’il  a taillé  pour  le  gros 
pavillon  de  Marly,  qui  n’a  point  servi  à cause  du  chan- 
gement de  dessein 35o** 

29  octobre  : à luy,  pour  l’apareil,  sciage  et  taille  des 
trois  assises  de  pierre  qu’il  a fait  pour  la  construction 
du  nouveau  bassin  des  carpes  dans  le  bosquet  de  Marly 


du  côté  du  couchant,  qui  n’ont  point  été  posées,  Sa  Ma- 
jesté ayant  ordonné  de  le  faire  en  plomb 38oH 

5 mars  : à François  Gobin  et  Antoine  Delarue,  ma- 
çons, parfait  payement  de  i3o38**  io“,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  en  divers 

endroits  de  la  dépendance  du  château  de  Marly 

* 3o88**  io’ 

8 janvier- 18  juin  : à Dénis  Anceau,  fontainier,  à 
compte  des  ouvrages  de  ciment  qu’il  a faits  aux  nappes 
de  la  rivière  de  Marly,  et  de  la  conduite  de  grais  qu’il 

pose  pour  le  lavoir  de  la  blanchisseuse 35o** 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . ioo368**  10’ 

TERRASSES. 

4 décembre  1701-19  octobre  1702  : à Pierre  Des- 
loriers  , terrassier,  pour  plusieurs  ouvrages  de  terrasse 
qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly,  en 

1701  et  1702  (6  p.) 8 2 4tt  p5  iod 

20  aoust  : à Sirvin,  sergent  du  régiment  du  Roy, 
pour  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a fai  ts  en  1 70 1 . 1 93** 
4 décembre-18  juin  : à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pitre,  et 
Hugues  Mattelain,  terrassiers,  sur  les  terres  qu’ils  re- 
muent pour  remplir  le  réservoir  du  bosquet  du  Couchant, 
au  jardin  de  Marly  (9  p.) 3 5ooo** 

18  juin  : aud.  Pitre,  pour  537  bottes  de  grosses 

perches  qu’il  a fourni  au  magasin 2 1 4**  1 6* 

i5  octobre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il 

a faits  en  1 699 29.5**  3S  1 od 

23avril-i7  septembre:  à Claude  L’Espérance,  ter- 
rassier, parfait  payement  de  181  4**  9’  iod,  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  qu’il  a faits  dans  les  jardins  hauts  et 
parcs  de  Marly,  en  1700  et  1701  (2  p.)..  2i4**95iod 

19  février-2  avril  : à Edme  Santenoisë,  terrassier,  par- 
fait payement  de  548o**,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
terrasse  qu’il  a faits  à Marly  en  1 70 1 (2  p.  ).  1 90**  1 2S  qd 

2 avril  : à luy  et  Charles  Girault,  parfait  payement 
de  38 14*1  8s4d,  à quoy  montent  les  régaileinents  et  ou- 
vrages de  terrasse  qu’ils  ont  faits  en  1700  et  1701  ...  . 

334**  85  4“ 

4 décembre  1701  : à Pierre  et  Guillaume  Motte,  ter- 
rassiers, à compte  du  plain  labour  qu’ils  font  en  la  dé- 
pendance du  château  de  Marly  où  l’on  doit  planter.  1 5o** 
4 décembre  1701-10  décembre  1702:4  eux,  sur  les 
ormes  et  la  charmille  qu’ils  lèvent  en  motte,  qu’ils  voi- 
turent  et  qu’ils  plantent  pour  regarnir  dans  le  jardin  et 

bosquets  de  Marly  (20  p.) i55oo** 

A Charles  Girault,  terrassier,  pour  divers  ouvrages 
de  terrasse  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 
Marly  (26  p.) 5878*1  10* 
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99  octobre-io  décembre  : à Noël  Lavenet,  terrassier, 
à compte  du  transport  qu’il  fait  des  terres  glaises  qui 
ont  éboulé  au  bas  du  glacis,  à droite  de  l’abreuvoir 

(3p.) 55oK 

h décembre  1701-10  décembre  1702  : à Hugues 
Mattelin,  terrassier,  pour  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il 
a faits  en  la  dépendance  du  château  de  IVIarly  (7  p.).  . . 

i545«834d 

18  décembre  1701-10  décembre  1709  : à luy,  sur  la 
line  recoupe  qu’il  voiture  à Marly  (19  p.).  . . . 18087** 

2 a janvier-19  mars  : à luy,  pour  la  glace  qu’il  a serrée 
et  empaillée  dans  les  glacières  de  Marly (2  p.).  2000** 
29  octobre  : à luy,  pour  le  sable  commun  qu’il  a 
transporté  dans  la  place  au  devant  du  pavillon.  1 1 3**  gs  6d 
k décembre  1701-23  avril  1702  : à Guillaume  Féron, 
terrassier,  pour  plusieurs  ouvrages  qu’il  a faits  en  la  dé- 
pendance du  château  de  Marly  (6  p.) 68i**  7* 

21  may  : à Michel  Rateau,  terrassier,  pour  les  ou- 
vrages de  terrasse  qu’il  a faits  eq  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Marly 1 g ^itt  8S 

k décembre  1701-10  décembre  1702  : à Nicolas 
Béguin,  terrassier,  pour  plusieurs  ouvrages  de  terrasse 
qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (21  p.  ) 

9571**  8“ 

A François  Rayé,  pour  plusieurs  ouvrages  de  terrasses 
et  de  glaise  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Marly  (11  p.  ) i3i6**5s 

29  octobre*- 19  décembre  : à Guillaume  Lallemand, 
terrassier,  parfait  payement  de  5 1 oo**  6S,  à quoy  montent 
les  régallemeais  et  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  d u château  de  Marly  en  1 700  (9  p.).  566**  6* 
Somme  de  ce  chapitre 7861  4**  2S  5d 

JARDINAGES. 

4 décembre  1701-10  décembre  1702  : à Nicolas 
Rorienne,  jardinier,  pour  plusieurs  ouvrages  de  jardi- 
nage qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly, 
depuis  le  mois  de  novembre  1701  jusqu’au  mois  d’oc- 
tobre 1702  (26  p.) 12975**  i45 

8 janvier  : à Charles  Amelot,  jardinier,  pour  avoir 
déplanté  et  replanté  partie  des  palissades  de  charmille 
de  la  grande  allée  en  face  de  la  cascade  que  l’on  a élargie 

à Marly 3 06** 

99  janvier-29  octobre  : à luy,  pour  900  journées  de 
portiers  qui  ont  gardé  les  portes  des  bosquets,  en  1701  et 

1702  (4  p.) ’ 900** 

4 juin-29  octobre  : à luy,  sur  la  recoupe  qu’il  a fait, 
outre  son  entretien , dans  les  allées  des  nouveaux  bosquets 
de  Marly  (7  p.) i35o** 


8 janvier-19  novembre  : à Gilles  Dupetitrieux,  jar- 
dinier, pour  les  ouvrages  de  gros  treillages  qu’il  a faits 
en  la  dépendance  du  jardin  de  Marly  en  1701  et  1702 


(8  p.) 1 o36tt  105  iod 

8 janvier  : à Pierre  Loeillet,  jardinier,  pour  ouvrages 
de  gros  treillages  aux  palissades  de  la  grande  allée  en 

face  de  la  cascade 62**  9S  6d 

4 décembre  1701  -9  juillet  1702  : à Guillaume  et 


Laurent  Dolot,  jardiniers,  à compte  des  ormes  et  autres 
plantes  qu’ils  lèvent  en  motte,  qu’ils  voiturent  et  qu’ils 
plantent  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (4  p.). 

600** 

i5  octobre-io  décembre  : à Thomas  Marville,  ter- 
rassier, parfait  payement  de  1 435++  pour  h-j  toises  5/G 
cube  de  terreau  qu’il  a livré  dans  le  jardin  de  Marly, 

pendant  1700  et  1701  (3p.) 535** 

19  mars-25  octobre  : à Jean  Tuilleaux,  jardinier, 
pour  les  maronniers  et  les  spées  de  châteigniers  qu’il  a 
fournis  dans  les  bosquets  de  Marly,  du  côté  du  Levant 

(4  p.) 392**  i2* 

4 juin- 1 5 octobre:  à Claude  Garnier,  grainetier, 
pour  54  septiers  de  graine  de  bas  pré  qu’il  a fourni  au 

magasin  de  Marly  (3p.) 270** 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 18427**  19’  4d 

voitures. 

2g  octobre-19  novembre  : à Jacques  Masselot,  voi- 
turier, pour  le  terreau  qu’il  a fourni  et  voituré  au  port 
de  Marly  pour  couvrir  les  plattes  bandes  du  jardin  du 
château  (2  p.) 837** 

4 décembre  1701-20  aoust  1702  : à Pierre  Ponton, 

voiturier,  pour  les  journées  d’une  voilure  à plusieurs 
chevaux,  qu’il  a employée  à voiturer  au  magasin  des  dé- 
molitions et  autres  endroits  de  la  dépendance  de  Marly 
(i/i  p.) 1203**  9“  6d 

5 mars  : à Pierre  Tuyau,  voiturier,  pour  98  jour- 

nées i/4  de  chevaux  de  somme  qu’il  a employez  à porter 
du  sable  commun  dans  les  ornières  du  clos  du  chenil 
de  Marly,  pour  faciliter  le  passage  aux  voitures  qui  ont 
transporté  les  bonnes  terres.  88**  8’ 

9 juillet  : à Jean  Colson,  voiturier,  pour  neuf  journées 
de  tombereaux  à trois  chevaux  qui  ont  transporté  les  osse- 
mens  et  terres  de  l’ancien  cimetière  du  village  de  Marly 

dans  celui  du  haut  de  Marly 60**  i5“ 

19  novembre  : à Jacques  La  Vallée,  voiturier,  pour 
cinq  journées  d’une  voilure  à quatre  chevaux  qui  ont  voi- 

luré  des  démolitions  aux  magasins  de  Marly 5 o** 

Somme  de  ce  chapitre 223g**  12’ 6d 
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PERCHES  DE  CHATAIGNIERS. 

19  mars- 93  juillet  : au  sr  Laflèche,  marchand  de 
bois,  pour  3838  perches  de  9 à 12  pieds  de  longueur, 
qu’il  a fourni  et  livré  au  magasin  de  Marly,  à aott  le  cent 

(6  p.) 85ott  8’ 

5 mars-9  juillet  : à Lazurier,  autre,  pour  5goo  per- 
ches de  châtaigniers  qu’il  a fournies  pour  faire  le  gros 

treillage  aux  bosquets  de  Marly  (7p.) 938*+  i4a 

5 mars-7  may  : à Gielebert,  autre,  pour  perches  de 

châteigniers  pour  idem  (4  p.  ) 36ott 

Somme  de  ce  chapitre..  ......  2149N  as 

charpenterie. 

4 décembre  1701-10  décembre  1709:  à Jean-Jacques 
Aubert,  charpentier,  sur  les  ouvrages  de  charpenterie 
qu’il  fait  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (19  p.) 

a3aooN 

9 juillet  - 1 0 décembre  : à Pierre  Lauvergnac,  char- 
pentier, pour  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits 
pendant  les  années  1699,  1700  et  1701  (5  p.).  g5ott 
Somme  de  ce  chapitre a4i5ott 

COUVERTURE. 

4 décembre  1701  : à Gilles  Ciiaruel,  couvreur,  sur 
les  ouvrages  et  réparations  de  couverture  qu’il  fait  en  la 

dépendance  du  château  de  Marly 200^ 

8 janvier  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  couverture  au 

chenil  de  Marly i5oott 

8 janvier-10  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

couverture  au  château  (i5  p.) 6900^ 

Somme  de  ce  chapitre 86oott 

menuiserie. 

4 décembre  1701-10  décembre  1709  : à Jacques 
Mirel,  menuisier,  sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il 
fait  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (17  p.). . . . 
5i5ott 

5 mars- 2 avril  : à Louis  Nivet,  menuisier,  sur  la 

menuiserie  qu’il  a faite  en  la  dépendance  du  château  de 
Marly  les  années  précédentes  ( 9 p.) 8oott 

5 mars  : à Marteau,  menuisier,  parfait  payement  de 
•7 1 19  “4d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a faits  aux  bàlimens  neufs  de  Marly.  4i5tt  193  4d 
A Laurent  Rochebois  , menuisier,  parfait  payement  de 
533*t  7’  6d,  à quoy  montent  ses  ouvrages  de  menuiserie. 

i83«7’6d 

4 décembre  1701-10  décembre  1702  : à Denis  Da- 

vignon , menuisier,  sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il 


fait  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (17  p.).  . . . 
5900ti 

21  may-10  décembre:  à Jean  Guesnon,  menuisier, 

sur  la  menuiserie  qu’il  a faite  pour  le  prolongement  du 
mail  de  Marly  (5  p.) 9700^ 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 1 444 9^  65  iod 

SERRURERIE. 

22  janvier- 19  novembre  : à Gaston  Martin,  serru- 

rier, sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  à Marly 
pendant  les  années  dernières  (3  p.) i4oott 

5 février-9  3 avril  : à René  La  Loue,  serrurier,  pour 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a livrez  au  magasin  de 
Marly,  en  170*1  et  1702  (2  p.) 88tt  19’ 

5 février  : à Chauveau,  pour  une  grille  de  fer  qu’il  a 

fournie  au  grand  chenil  à Marly 109*+  7’ 

A Cucu,  serrurier,  poiir  une  grille  de  fer  fournie  au 
magasin 87^19*  6d 

91  may  : à Nicolas  Langle,  serrurier,  pour  avoir 
racomodé  les  trois  fléaux  de  Marly 36tt 

4 décembre  1701-10  décembre  1702  : à Joseph 
Rouiller  , sur  les  ouvrages  de  gros  fer  et  de  serrurerie 
qu’il  fait  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (17  p.) . 
6 4 0 ott 

A Alexis  Fordrin,  sur  les  ouvrages  de  gros  fer  et  de 
serrurerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 
Marly  (17  p.) 68oott 

6 aoust-ia  octobre  : auxd.  Fordrin  et  Caffin,  serru- 
riers, parfait  payement  de  809 2tt  6 5 4d,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’ils  ont  faits  au  bâtiment 
neuf  de  Marly  en  1699  et  1700  (3  p.).  . . 2592*+  6!  4d 

i5  oclobre-19  novembre  : à eux,  sur  le  balcon  qu’ils 
ont  fait  et  posé  à l’augmentation  de  la  terrasse  du  bas 
du  jardin  de  Marly  (2  p.) 750*+ 

8janvier-i5  octobre  : aux  nommez  Petit,  Martin  et 
Rouiller,  serruriers,  parfait  payement  de  22i4itt5“  iod, 
à quoy  montent  les  balcons  qu’ils  ont  faits  pour  la  terrasse 
du  pourtour  du  château  de  Marly  (i4  p.).  564itt5’io'1 

8 janvier- 1 5 octobre  : à Roger,  Fordrin  et  Caffin, 
serruriers,  parfait  payement  de  2 2 244tt  (j\  à quoy  mon- 
tent les  balcons  qu’ils  ont  faits  pour  la  terrasse  du  pour- 
tour du  château  et  des  apartemens  vcrds  à Marly  (i4  p.) 

574 6’ 

22  janvier-4  juin  : à Denis  Caffin,  serrurier,  sur  la 
balustrade  du  balcon  du  nouveau  bosquet  de  Marly  du 
costé  du  couchant  et  du  levant  (4  p.) i3oott 

1 8 juin- 1 0 décembre  : auxd.  Caffin  , Petit  et  Parent^* 
autres,  sur  le  balcon  de  fer  qu’ils  font  au  pourtour  de  la 
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nouvelle  pièce  d’eau  du  bosquet  du  côté  du  couchant 

(8  p.) . . 8ioott 

Somme  de  ce  chapitre 39o5o*+3J8d 

VITRERIE. 

h décembre  1701-10  décembre  1702  : à Jean  De- 
sormeaux, vitrier,  sur  les  ouvrages  et  réparations  de  vi- 
trerie qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly 

(17  p.) 6i5ott 

6 aoust  : à luy,  pour  avoir  nettoyé  les  glaces  du  châ- 
teau et  bâti  mens  qui  en  dépendent,  pendant  1701  et 

1702 îoott 

9 juillet  : à Bon  Briot,  miroitier,  pour  le  travail  qu’il 
a fait  pour  déposer,  mettre  au  tain  et  reposer  plusieurs 
glaces  en  la  dépendance  du  château  de  Marly,  pendant 

les  années  1699,  1700  et  1701 7^7tt 

Somme  de  ce  chapitre. 6987+t 

PLOMBERIE. 

8 janvier- 10  décembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
sur  les  ouvrages  de  plomberie  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  (1  h p.  ) ôqoott 

ouvrages  de  cuivre  et  bronze. 

8 janvier- 18  juin  : à Gilles  Le  Moine,  fondeur,  sur 
les  ouvrages  de  cuivre  qu’il  fait  en  la  dépendance  du 

château  de  Marly  (6  p.) t35o** 

a3  juillet  : à Duciiemin,  chaudronnier,  pour  quatre 
paires  d’arrosoirs  de  cuivre  qu’il  a livrés  au  magasin  de 

Marly ioott 

99  octobre  : à André- Ch arles  Boule,  ébéniste,  pour 
avoir  rétably  la  grande  armoire  de  bois  violet  de  la  garde- 

robe  du  Boy,  au  château  de  Marly 55** 

Somme  de  ce  chapitre 1 5o5** 

PAVÉ. 

h décembre  1701  - 19  janvier  1703  : àLouis  Begnouf, 
paveur,  sur  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  fait  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  (17  p.) 22000** 

19  janvier  1703  : à François  Vatel,  paveur,  parfait 
payement  de  2A18**  3S  7d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  pavé  qu’il  a faits  dans  le  jardin  de  Marly  en  1700, 
déduction  faite  de  127*1  îo’pour  3o  toises  de  petit  pavé 

qui  luy  a esté  livré,  à A**  5S  la  toise 690**  35  7'' 

Somme  de  ce  chapitre 22690**  3S  7d 

peinture. 

5 février-i  0 décembre  : à Philippe  Meusnier,  peintre, 
sur  la  peinture  en  huile  qu’il  a fait  à l’augmentation  du 


bâtiment  du  Commun  et  au  cabinet  du  bosquet  du  Cou- 
chant à Marly  (7  p.) 2000** 

17  septembre  : à Martin,  peintre,  pour  plusieurs 
voyages  qu’il  a faits  à Marly  pour  prendre  la  mesure  des 
tableaux  qui  dévoient  se  faire  dans  la  salle  où  le  Roy 

mange,  et  autres  endroits iooH 

A décembre  1701-10  décembre  1702  : à Louis  Pois- 
son, peintre,  sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il 
fait  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (16  p.).  . . • 
6o5ot* 

A Denis  Thury,  peintre,  parfait  payement  de  760**,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  peinture  en  huile  qu’il  a 
faits  aux  modelles  de  groupes  et  vases  du  jardin  de  Marly 

(7  p0 6o°tt 

19  novembre  - 10  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages 

de  peinture  qu’il  rétablit  à Marly  (2p.) â5ott 

6 aoust- 10  décembre  : à Nicolas  Bailly,  peintre, 
sur  les  ouvrages  de  peinture  en  bronze  qu’il  fait  aux 
tritons  et  enfans  de  la  nouvelle  cascade  du  bosquet  du 

Couchant  (2  p.  ) 600** 

Somme  de  ce  chapitre 9800** 

DORURE. 

18  juin- 1 5 octobre:  à Guillaume  Desauziers,  peintre 
et  doreur,  à compte  des  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits 

à Marly  (3p.) i55oti 

9 juillet- 10  décembre  : à Josse  Tristan,  doreur,  sur 
les  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  audit  château  de 

Marly  (3p.) noo" 

Somme  de  ce  chapitre aG5o** 

SCULPTURE. 

A décembre  1701  : à Coustou,  sculpteur,  pour  un 
modèle  de  groupe  en  cire  qu’il  a fait,  en  1699,  pour 

Marly,  représentant  un  Fleuve 1 37+* 

18  juin  : aux  nommez  Dugoulon,  Taupin  et  Legoupil, 
sculpteurs,  sur  les  sculptures  en  bois  qu’ils  ont  faits  à 

l’apartement  de  M‘nc  de  Maintenon 200** 

A juin- 1 5 octobre  : à Robert,  sculpteur,  partait 
payement  de  702**  pour  quatre  vases  en  plâtre  qu’il  a 
moulez  et  posez  sur  les  pied’estaux  du  jardin  de  Marly 
(A  p.) âo2*t 

17  septembre- 10  décembre  : à Thierry,  sculpteur, 
à compte  des  ornemens  en  pierre  qu’il  a faits  et  d’autres 
qu’il  a restaurez  sur  les  attiques  du  château  de  Marly 
(3  p.) 1Ù00** 

Somme  de  ce  chapitre 21 39** 
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ROCAILLES. 

5 février  : à Hardy,  rocailleur,  à compte  des  rocailles 

qu’ii  fait  aux  fontaines  du  jardin  de  Marly 5oott 

5 mars  : à luy,  parfait  payement  de  6193^  is  pour 
ia  main  d’œuvre  et  fourniture  de  rocaille  qu’il  a fait  à 
Marly,  en  1700  et  1701,  tant  au  changement  des  nappes 
et  de  la  pièce  des  Quatre  gerbes  qu’à  la  nouvelle  cascade. 

4g 3tt  is 

9 juillet  : à luy,  pour  les  rocailles  employées  autour  de 


la  gerbe  du  bosquet  du  Couchant 70^  1 5 

Somme  de  ce  chapitre io63ttas 


MARBRERIE. 

8 janvier- 21  may  : à Claude  Tarlet,  marbrier,  par- 
fait  payement  de  56gtt  11*  3d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  marbre  qu’il  a faits  aux  cheminées  des  aparte- 

mens  du  château  de  Marly  (q  p.) 36gtt  1 is  3d 

1 1 février  1703  : à luy  et  à Pierre  Lisqui,  sur  les  ou- 
vrages de  taille  qu’ils  ont  faits  pour  six  cheminées  de 

marbre  posées  dans  ledit  château  de  Marly 1 ooott 

4 décembre  1701-5  février  1702  : à Jean  Cuvil- 
lier, marbrier,  sur  les  gaisues  de  marbre  plein  qu’il  a 
fait  et  posé  pour  porter  les  bustes  dans  les  salles  des 
bois  des  deux  cotez  du  château  de  Marly  (3  p.).  3ooN 
4 décembre -5  février:  à Nicolas  Dezaigre,  marbrier, 
sur  les  tables  de  marbre  qu’il  a fait  et  posé  dans  les  bos- 
quets de  Marly  du  côté  du  Levant  (3  p.) 5oott 

Somme  de  ce  chapitre 2 169^  1 15  3d 

CORDAGES. 

8 janvier- 19  novembre  : à Estienne  Langlois,  cor- 
dier,  sur  les  cordages,  clous  et  autres  fournitures  qu’il  a 
faits  au  magasin  de  Marly  en  1700  et  1701  (11p.)... 
igoott 

OZIERS  ET  PAILLE. 

19  novembre  1701  : à Jean  Gareau,  marchand,  pour 
26  douzaines  de  grands  cerceaux  defresne,  de  2 1 à 2 4 pieds 
de  longueur,  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly.  . . 260H 

A Henry  Milard  , tonnelier,  pour  i4  douzaines  de 

pareils  cerceaux îâott 

10  décembre  : à Cornu,  pour  80  bottes  d’échalats 
qu’il  a livrés  audit  magasin g0tt 

2 G janvier  : à Bernard  Pelletier,  pour  46o  bottes 
de  paille  longue  qu’il  a achepté  et  livré  au  magasin. . 

276^ 

22  janvier- 5 mars  : a Charles  Mezillier,  vannier, 


! pour  1 46  bottes  d’ozier  franc  qu'il  a livré  au  magasin  de 
Marly  (2p.) 919** 

4 décembre  1 701 -8  janvier  1702  : à Guillais,  pour 
205  grosses  gerbes  d’ozier  franc  qu’il  a fourni  au  maga- 
sin de  Marly  (2p.) 29^tt  2a 

8 janvier  : à Dillery,  pour  33  grosses  gerbes  d’ozier 

franc  idem 4qH  10» 

18  juin: à Paul  Lhuissier,  dit  Nantois,  vannier,  pour 
61  gerbes  d’ozier gjtt 

9 juillet  : à Joseph  François,  pour  55  grosses  gerbes 
de  pelure  de  tilleul  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly . . 
i5o« 

29  octobre  : à Pierre  Dodé,  pour  55  bottes  d’écorce 


de  tilleul j5att 

Somme  de  ce  chapitre 1684^12“ 


DIVERSES  DÉPENSES. 

5 février- 1 5 octobre  : à Pierre  Molière,  marchand, 
pour  chandelles  et  autres  fournitures  qu’il  a fait  au  ma- 
gasin de  Marly  (4  p.)., 686tt  175  7d 

5 mars- 29  octobre  : à Jean  Gautier,  charbonnier, 
sur  le  charbon  de  bois  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly 

(12  p.) i45ott 

22  janvier  : à Estienne  Jouy,  taillandier,  pour  les  ou- 
tils qu’il  a fournis  au  magasin  de  Marly. , . . 2 5tt  1 7“  6‘* 

4 décembre  1701  -8  janvier  1702  : à Claude  Bézart, 
marchand,  pour  vingt-huit  contre-cœurs  de  cheminées 
qu’il  a livrés  au  magasin  de  Marly  (2  p.).  . . 944tt  3"  6d 

5 mars-9  juillet:  à Pichon,  pour  5oi  livres  de  fil 
de  fer  qu’il  a livré  au  magasin,  à 42tt  le  cent  (3p.).. 
2i3tti8a 

9 juillet  : à Lambert,  fayancier,  pour  i5o  cloches  de 
verre  qu’il  a livrées,  à 36tt  le  cent 54tt 

6 aoust  : à Jacques  Aymond,  battelier,  pour  52  truites 
qu’il  a fait  pécher  dans  la  rivière  d’Eure  et  qu’il  a trans- 
portées jusqu’au  port  de  .Marly,  pour  le  Boy.  ...  1 12^ 

A la  veuve  Moynat,  marchande  de  poisson,  pour 
26  perches  qu’elle  a livrées  en  vie  à Marly  pour  mettre 

dans  le  bassin  du  bosquet  du  Couchant i45tt 

A Pasquier  Laurens,  pour  avoir  curé  les  puits  du  po- 
tager et  de  la  basse  cour  du  château  de  Noisy  et  les 

pompes  des  pavillons 30tt 

17  septembre  : au  sr  Le  Peletier,  commissaire  de  la 
marine  a Rouen,  pour  les  frais  qu’il  a faits  au  sujet  des 
rocailles  qui  luy  ont  esté  adressées  pour  le  jardin  de 

Marly,  pendant  1699,  1700  et  1701 86tt  i4* 

i5  octobre  : à Daragon,  pour  toiles  fournies  au  ma- 
gasin pour  calfeutrer  en  divers  apartemens  du  château.  . 
gsH  1 7"  6d 
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29  octobre  : à Orset,  maréchal,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a faits  aux  machines  qui  ont  servi  à amener  à Marly 
les  deux  chevaux  de  marbre  des  Renommées  pour  l’abreu- 
voir  ■ i55ttn5 

99  octobre  : à la  veuve  Fourcroy,  pour  800  livres  de 

mastic  livré  au  magasin 64** 

19  janvier  1703  : aux  srs  Bacuet  et  Rochon,  pour- 
voyeurs du  Roy,  pour  80  grandes  carpes  qu’ils  ont  fourni 
pour  mettre  dans  les  bassins  du  parc  de  Marly,  par  ordre 

de  S.  M. , a 4o**  pièce 3200** 

Somme  de  ce  chapitre  ....  656o**  19’  id 

VHYDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

4 décembre  1701  -4  juin  1702  : à François  Gautier, 
vuidangeur,  parfait  payement  de  1 384**  io!,  à quov  mon- 
tent les  fosses  d’aysances  qu’il  a vuidées  dans  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  en  1701  (8  p.).  . 934**  ios 
29  octobre-  10  décembre  : à luy,  à compte  des  fosses 


qu’il  vuide  en  1702  (3p.) 900** 

Somme  de  ce  chapitre i834**  ios 


RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

5 février  : à Pierre  Varisse,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonées  et  rétablies  en  la  dépendance 
du  château  de  Marly  pendant  les  six  derniers  mois  1701 

344H 1» 

29  octobre  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  et  visitées  pendant  les  six 


premiers  mois  1702 229**  85 

Somme  de  ce  chapitre 578**  9* 


SABLE  DE  RIVIÈRE. 

21  may-i5  octobre  : à Jacques  Aymond,  baltelier, 
pour  25 i4  muids  de  sable  de  rivière  qu’il  a livré  à 
Marly  (7  p.) • • • 19^8^  7“ 

ENTRETENNEMENS  DE  MARLY. 

8 janvier-  1 o décembre  : à Charles  Amelot,  jardinier, 
ayant  l’entretien  des  plants  des  dehors  du  château  de 
Marly  et  du  jardin  dudit  château , pour  ledit  entretien 
pendant  les  trois  derniers  mois  1701  et  les  cinq  pre- 
miers 1702  (8  p.) 10666**  1 3 ’ 4d  i 

A Louis  Garnier,  jardinier,  ayant  celuy  des  jardins 
hauts,  de  la  pelouze  de  Marly  et  des  avenues  de  la  pe- 
louze  de  Lucienne,  pour  ledit  entretien  pendant  le  même 

temps  (8  p.) 34oo** 

8 janvier- 10  décembre  : au  sr  Drouard,  rocailleur, 
pour  l’entretien  des  rocailles  des  fontaines  de  Marly 


pendant  les  six  derniers  mois  1701  et  les  six  premiers 

1702  (4  p.) 2ÔOO** 

8 janvier- 19  novembre  : à Hardy,  sculpteur,  pour 
l’entretien  des  figures,  bustes  et  vazes  de  marbre  dudit 
jardin  pendant  les  deux  derniers  quartiers  1701  et  les 

trois  premiers  1709  ( 5 p.) 5oo** 

8 janvier- 6 aoust  : à Nicolas  Bailly,  peintre,  pour 
l’entretien  des  bronzes,  figures  et  vazes  dudit  jardin 
pendant  les  six  derniers  mois  1701  et  les  six  premiers 

1702  (2  p.).  i 5oo** 

8 janvier-  10  décembre  : à Thomas  Vitry,  fontainier, 
pour  l’entretien  des  fontaines  pendant  le  même  temps 

(4  p.) 2000** 

i5  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  de  l’horloge  dudit 

château  pendant  une  année 5o** 

8 janvier- 10  décembre  : à Dubourg,  dit  La  Mon- 
tagne, compagnon  fontainier,  pour  ses  gages  des  six  der- 
niers mois  1701  et  des  six  premiers  1702  (4  p.).  1000** 
A Joseph  Loiseleur,  autre,  pour  idem  (4  p. ).  1000** 

A Liénard  Mimpon,  dit  La  Roche,  garçon  fontainier, 

pour  ses  gages,  pour  idem  (4p.) 54o** 

A Henry  Chapelain,  autre  garçon,  pour  idem  (4p.) 

54o** 

A Barthélémy  Laurens,  autre,  pour  idem  (4  p.)  44o** 

8 janvier- 10  décembre:  à Gilles  Le  Moyne,  fon- 
deur, pour  l’entretien  des  robinets,  soupapes  et  ajustages 
des  fontaines  et  réservoir  dudit  jardin  et  dépendances, 
pendant  les  trois  derniers  quartiers  1701  et  les  deux 

premiers  1702  (5  p.) 75o** 

A Gilles  Ciiaruel,  pour  l’entretien  dq^  couvertures 
de  la  dépendance  dudit  château  pendant  le  même  temps 

(5  p.) * 1000** 

8 janvier  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien 
de  l’horloge  du  château  pendant  l’année  dernière  1701 

4o** 

8 janvier- 19  décembre  : à Dunet,  preneur  de  taupes 
à Marly,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  1701  et 

des  six  premiers  1702  (4p.) i5ott 

5 mars- 10  décembre  : à Jean  Loistron,  pour  l’en- 
tretien des  fleurs  rares  dudit  jardin  pendant  le  dernier 
quartier  1701  et  les  trois  premiers  1702  (4  p.).  2000** 
s3  avril -24  octobre  : à Verdeneuil,  jardinier,  pour 
l’entretien  du  nouveau  parc  et  des  routtes  de  la  foresl  de 
Marly  pendant  le  dernier  quartier  1701  et  les  trois  pre- 
miers 1 702  (4  p.) 6000** 

8 janvier- 19  novembre  : à Jacques  Tripier,  chirur- 
gien des  Bàtimens  du  Roy  à Marly,  pour  ses  apointemens 
en  ladite  qualité  pendant  le  dernier  quartier  1701  et  les 
trois  premiers  1702,  y compris  400**  pour  les  drogues 

56. 
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et  médicamens  qu’il  a fournis  pendant  ledit  temps  (4  p.) 

975tt 

Somme  de  ce  chapitre.  . 34i5i+ti33  4d 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  MARLY. 

4 décembre  1701-10  décembre  1702  : aux  ouvriers 
qui  ont  travaillé,  à la  journée  du  Roy,  au  magasin  de 

Marly  (19  p.) 7001^  183  1 id 

A ceux  qui  ont  travaillé  aux  réparations  du  château 

(16p.) i4i74tti6*3d 

4 décembre -4  juin  : aux  sculpteurs  qui  ont  travaillé 

en  divers  endroits  du  château  de  Marly  (6p.) 

3943«  43  4d 

8  janvier:  à ceux  des  réparations  du  jardin.  63itt  7*  6d 
22  janvier- 2â  juillet  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux 

nouveaux  bassins  du  jardin  (5p.) 263itt  i9s  8d 

i 7 septembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à voiturer  et 
mettre  en  place  les  chevaux  des  deux  groupes  du  jardin 

de  Marly 2226^4*  iod 

29  octobre- 19  novembre  : aux  rocailleurs  qui  ont 

fait  la  rocaille  des  panneaux  de  l’augmentation  de  la  ter- 
rasse (2p.) i847tt5siod 

29  octobre-!  0 décembre  : aux  glaiseurs  qui  ont  ré- 
tabli les  fautes  des  pièces  d’eau  du  iardin  ( 3 p.) 

86oH  1 o3  5d 

10  décembre:  aux  jardiniers  qui  ont  rétabli  les  por- 


tiques  196**  183  6d 

Somme  de  ce  chapitre 335 1 4tt  63  3d 


• CHÂTEAU  DE  NOISY. 

8 janvier- 19  novembre  : à François,  Pierre  Thierry 
et  Pierre  Hersant,  jardiniers,  ayant  l’entretien  du  jardin 
potager  de  Noisy,  pour  ledit  entretien  pendant  le  dernier 
quartier  1701  et  les  trois  premiers  1702  (4  p.). . 8oott 

MACHINE  DE  LA  RIVIÈRE  DE  SEYNE. 

MAÇONNERIE. 

11  juin  : à Jean  Jobois,  maçon,  pour  les  ouvrages  et 
réparations  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance 
de  la  Machine 70^  6S 

26  novembre  : à Silvin  Pergot,  maçon,  pour  avoir 
rétabli  le  pavé  de  pierre  dure,  la  grande  digue,  et  pour 
les  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a fait  aux  murs  de  la 

piece  d’eau  et  autres  endroits  de  la  dépendance 

1 7/1#  4S  2d 

9 avril  : à Antoine  Hémont,  pour  les  bornes  de  pierre 


dure  qu’il  a planté  et  relevé  pour  marquer  les  limites  et 
bordures  des  prez  que  l’on  a pris  à M.  le  comte  de  la 
Freselière  et  autres  particuliers , dans  les  isles  La  Chaussée 
et  La  Loge gp 

16  juillet  : à Martin  Cousturier,  pour  2 toises  de 
cailloux  qu’il  a fouillé  et  voituré  pour  la  réparation  des 
rigolles  et  aqueducs  de  La  Selle aftH 

12  novembre  : à Henry  Le  Vanneur,  pour  deux  cents  et 

demy  de  moilon  qu’il  a livré  et  mis  en  place  dans  les  rem- 
piétemens  qui  soutiennent  les  terres  de  l’isle  La  Chaussée 
dans  la  rivière  neuve,  au-dessous  du  bras 75H 

26  novembre  : à luy,  pour  200  i/3  de  moilon  qu’il  a 
livré  et  jeté  à la  main  dans  la  pointe  et  dans  les  travées 
de  l’éperon  de  la  digue  de  Rezons. ^0tt 

10  septembre  : à Gilles  Juel,  pour  les  plâtres  qu’il  a 
livré  pour  les  réparations  des  murs  des  puisards  et  autres 
bâtimens  de  la  Machine 46tt  103  iod 

A Rarthélemy  Delaroüe,  chauffournier,  pour  la  chaux , 
tuilleau  et  terre  franche  qu’il  a livré  pour  les  ouvrages 
de  maçonnerie  des  pièces  d’eau  de  la  Machine 

97tt 

Somme  de  ce  chapitre 621^  13 

OUVRAGES  DE  TERRASSE. 

26  février  : à Charles  Masson,  terrassier,  pour 

55  toises  courantes  de  tranchées  qu’il  a fait  au  jardin 
du  gros  pavillon,  sur  les  hauteurs  prez  Luciennes,  et 
3 s trous  qu’il  a fouillés  pour  y planter  des  marronniers. 
20h 

13  aoust  : à Claude  Voybin,  autre,  pour  nelloyemens 

d’aqueducs  et  rigolles  qui  conduisent  les  eaux  de  La  Selle 
à la  Machine g0tt 

10  septembre- 26  novembre  : à luy,  sur  le  remanie- 

ment des  glaises  qu’il  a fait  au  réservoir  à mi-coste,  de  la 
glaize  neuve  qu’il  fournit,  et  autres  ouvrages  de  terrasse 
qu’il  fait  dans  la  dépendance  de  la  Machine  (6  p.).  . . . 
74  6*+  4*  7d 

11  décembre  1701 -3o  juillet  1702  : à Claude  Gam- 
bon,  terrassier,  pour  la  fouille  des  rigolles  qu’il  a faits 
sur  les  brières  de  La  Selle,  les  glaises  qu’il  a rétabli  au 
réservoir  des  Chesnais,  et  autres  ouvrages  de  terrasse  en 


la  dépendance  de  la  Machine  (5p.) 34o*t 

Somme  de  ce  chapitre 1 îqG*1  43  7d 

charpenterie. 


26  février- 2 6 novembre  : à Pierre  Clavelon,  scieur 
de  long,  pour  le  sciage  qu’il  a fait  des  bois  neufs  et  des 
vieux  qu’il  a débitez  pour  l’usage  de  la  Machine  (3p.).. 
4oott  13 
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3 o avril- 19  octobre:  à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte, 
charpentier,  à compte  des  bois  qu  il  a laisses  en  provision 
pour  l’entretien  de  la  Machine  (4  p.) 1200^ 

11  décembre  1701-15  octobre  1702  : à Gaujard, 
marchand  de  bois,  pour  le  bois  de  charpente  qu’il  a 

livré  pour  les  mouvemens  de  la  Machine  (5  p.) 

23 44**  ios 

11  décembre  1701  -12  novembre  1702  : à Laurens 

Bernier,  pour  les  planches  de  batteau  et  autres  bois 
qu’il  a livrez  pour  la  Machine  (2  p.) ...  89**  25  6d 

3o  avril  : à Louis  Hémrnt,  pour  les  perches  et  chan- 
terelles servans  aux  aubes  des  roues  de  la  Machine, 
qu’il  a fourni  au  magasin.  77tt  1^> 

28  may  : à Antoine  Hémont,  pour  deux  batteaux  na- 
celles qu’il  a acheptez  à Paris  pour  le  service  des  pièces 
d’eau  de  Luciennes  et  Roquancourt 6ott 

A Charles  Launay,  pour  la  voiture  d’un  arbre  de  roiie , 
de  la  forest  de  Saint-Germain  à la  Machine 4o** 

28  may- 16  juillet  : à Lagrange,  pour  les  bois  de 
charpente  qu’il  a livrés  pour  les  aubes  et  charpentes  des 
roues  de  la  Machine  (2  p.) 496^ 

12  novembre:  à Nicolas  Dufresne,  charpentier,  pour 

les  bois  de  charpente  et  les  vannes,  les  boulons,  che- 
villes , barbues  et  autres  fers  et  bois  qu’il  a démolis  et  em- 
ployez, le  caillou  et  le  moilon  qu’il  a aussy  fourni  et 
employé  pour  l’eslargissement  de  la  digue  de  la  rivière 
neuve  au-dessous  de  celle  de  Bezons,  pour  le  passage  des 
batteaux boo** 

17  décembre  : à Nicolas  Prouvais,  pour  les  fortes 
planches  de  batteau  qu’il  a fourni  pour  mettre  sur  les 

embrasures  des  roiies  de  la  Machine 86**  i43 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 53g A+t  2»  gd 

CUIRS. 

11  décembre  1701-17  décembre  1702  : à Pierre 

Nollant,  corroyeur,  pour  six  cuirs  tannez  qu’il  a livrez 
pour  les  clapets  et  pistons  des  corps  de  pompe  de  la  Ma- 
chine (3  p.) i8o*t 

12  février- 5 novembre  : au  sr  Clerx,  pour  les  dos  et 
tailles  de  cuir  fort  et  clous  à piston  qu’il  a payez  à Liège, 
avec  les  droits  et  acquits  de  sortie  dud.  Liège,  la  voiture 
desd.  cuirs  et  clous,  et  l’entrée  du  royaume,  et  autres 
frais,  le  tout  pour  la  Machine  (5  p.)..  . . 2388**  i35  3'1 

12  février-i3  aoust  : à Nicolas  La  Perruque,  pour  la 
voiture  de  Sedan  à Paris  des  susd.  cuirs  et  clous  (3p.) 

77h  15 

26  mars- 10  septembre  : à Claude  Robin,  pour 
douze  cuirs  de  vache  qu’il  a livré  pour  la  réparation  des 
joins  des  bâches  des  puisards  de  la  Machine  (2  p.).  108** 


5 novembre  : à André  Bocatin  , pour  la  voiture  de 

Sedan  à Paris  desd.  cuirs  et  clous 21**  2S 

Somme  de  ce  chapitre 2774**  165  2d 

COUVERTURE. 

15  janvier- 26  novembre  : à Gilles  Charuel,  cou- 

vreur, pour  les  ouvrages  et  réparations  de  couverture 
qu’il  a faits  à la  Machine  et  maisons  en  dépendant,  pen- 
dant 1701  et  1 702  (2  p.) 345**  1 1 5 3d 

12  février- 26  novembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
couvertures  de  la  Machine  pendant  le  dernier  quartier 
1701  et  les  trois  premiers  1702  (4  p.) 5oott 

26  mars  : à luy,  pour  les  couvertures  du  logement  du 
, garde  des  estangs  de  Lucienne,  et  autres  ouvrages.  . . . 
i54**  10’ 

Somme  de  ce  chapitre 1000**  is  3'1 

SERRURERIE. 

11  décembre  1701-29  janvier  1702  : a Joseph 

Rouiller,  serrurier,  pour  l’entretien  des  manivelles, 
boulons  et  chevilles  des  fonds  et  cotez  des  coursières  et 
de  tous  les  fers  des  digues  et  rempiètemens  des  isles, 
depuis  la  Machine  jusqu’à  Bezons  (3p.) 1800** 

1 6 juillet-i 3 aoust:  à luy,  parfait  payement  de  8ooo**, 

à quoy  monte  l’entretien  des  ouvrages  de  forge  de  la 
Machine  pendant  l’année  1701  (2  p.) 1000** 

26  mars— 17  décembre  : à Gaston  Martin,  serrurier, 
sur  l’entretien  de  la  serrurerie  de  la  Machine  (i3  p.).  . 
7600*1 

12  février  : à Guillaume  Lempérier,  serrurier,  pour 

l’entretien  qu’il  a fait  des  ferrures  des  portes  et  croisées 
des  bâtimens  de  la  Machine  pendant  1701 5o** 

3o  avril-5  novembre:  à luy,  pour  les  ouvrages  et 
réparations  qu’il  a faits  des  ferrures  à lad.  Machine,  en 
1701  et  1702  (3  p.) 454**  6S  6J 

9 avril  : à François  Michel,  serrurier,  pour  les  ébau- 

clioirs  et  terrières  fournis  à la  Machine 42**  io’ 

Somme  de  ce  chapitre.  . . 108 46**  i6s  6‘* 

menuiserie. 

29  janvier- 5 novembre  : à Toussaint  Michel,  me- 
nuisier, pour  les  boules  de  piston  et  tampons  de  bois  de 
charmes  qu’il  a livrés  pour  les  corps  de  pompes  de  la  Ma- 
chine en  1701  et  1702  (3p.) 57 5**  1 3* 

26  mars  : à luy,  pour  ouvrages  de  menuiserie  en  di- 
vers bâtimens  de  la  dépendance  de  la  Machine  en  1701 

72**  2*  6d 

Somme  de  ce  chapitre 647**  i5s  6d 
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VITRERIE. 

3o  avril -26  novembre  : à Paul  Cossette,  vitrier, 
pour  réparations  des  vitres  de  la  Machine  pendant  1702 
(ap.) 48tt  i*  4d 

PLOMBERIE. 

29  janvier  - 26  novembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 

sur  les  plombs,  soudures  et  autres  ouvrages  qu’il  a livrez 
pour  la  Machine  (3  p.) 86oH  i8s  4d 

TAVE. 

i5  janvier  : à Louis  Regnouf,  paveur,  pour  ouvrages 
et  réparations  de  pavé  qu’il  a faits  tant  à ciment  qu’à 
chaux  et  sable  en  la  dépendance  de  laJVÏachine  pendant 
1701 4i7tt  io5  1 od 

CHARBON. 

30  avril  - 29  novembre  : à Jean  Gautier,  charbonnier, 

pour  42  muids  de  charbon  qu’il  a livrés  au  magasin  de 
la  Machine  (2p.) 147^ 

ouvrages  de  cuivre. 

12  février-12  novembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fon- 
deur, pour  l’entretien  des  ouvrages  de  cuivre  des  équi- 
pages de  corps  de  pompe  des  puisards  de  la  Machine  et 
sur  la  rivière  de  Seyne,  pendant  le  dernier  quartier  1701 
et  les  trois  premiers  1702  (4  p. ) i4oott 

DIVERSES  DÉPENSES. 

9 avril- 5 novembre  : à François  Renault,  chande- 
lier, pour  la  chandelle,  huile  et  pots  à brûler  qu’il  a livré 
pour  éclairer  les  ouvriers  à la  journée  du  Roy,  qui  veil- 
lent la  nuit  pour  la  garde  de  la  Machine  (3  p.) 

867H  1 2*  6d 

29  janvier:  à Estienne  Langlois,  cordier,  pour  les 
cordages  et  autres  fournitures  qu’il  a faits  à la  Machine, 
en  1701 455tt  1 is 

5 novembre  : à Nicolas  Rertin,  pour  vieux  cordages 
pour  faire  du  calfas 2ott  12’  6d 

A Estienne  Aubry,  pour  425  livres  de  vieux  cordages 
3itt  i7s  6d 

11  décembre  1701  : à André  Bocantin,  pour  ce  qu’il 
a payé  aux  couvreurs  de  la  Machine,  et  autres  menues 
dépenses 36tt  5’ 

11  décembre  1701-16  juillet  1702  : à Pierre  Duval, 
voiturier,  pour  dix -sept  journées  de  voiture  à deux 
chevaux,  qu’il  a employées  à voiturer  des  vieux  plombs 
(3  p.) i27« 


! 11  décembre  1701  : à Pierre  Le  Lièvre,  pour  5oo 

bottes  de  paille  longue  qu’il  a livré  pour  rétablir  la 
couverture  de  la  glacière 5itt 

11  décembre  1701-16  octobre  1702  : à Sïmphoribn 
Potier,  pour  deux  cents  bottes  de  foin,  dix  bottes 

; d’échalas  et  une  botte  d’ozior,  acheptez  pour  la  Machine 

(2  P-) 4i«  2 5 

29  janvier -10  juin  : à Adrien  Bienvenu,  pour  1 4 jour- 

nées d’une  voiture  à quatre  chevaux , employez  à voiturer 
du  plomb  du  magasin  de  la  Machine  à celuy  du  Louvre, 
et  autres  ouvrages  (3p.) i4att 

Au  sr  Beauvais,  chirurgien  à Saint-Germain,  pour 
avoir  pensé  et  guéry  les  ouvriers  malades  de  la  Machine 
pendant  1700  et  1701 50tt 

1 2 février  : à Nicolas  Prouvais,  portier  des  deux  por- 

tes de  la  tour  de  la  Machine,  pour  ses  gages  pendant 
1701 ioo« 

26  février:  à Nicolas  Héloin,  pour  268  terrines  qu’il 
a livrées  pour  éclairer  les  ouvriers  à la  journée  du  Roy 
a6«  16’ 

A Nicolas  Jouan,  pour  3i  aunes  de  coutil  livré  pour 
réparer  les  bâches  des  puisards 2 4tt  1 6S 

A Jean  Padelain,  pour  53  cheminées  qu’il  a ramon- 
nées  pendant  1702 i8tt  iis 

26  mars  : au  sr  Delaistre,  brodeur,  pour  un  orne- 
ment violet  qu’il  a fait  et  fourni  pour  le  service  de  la 
chapelle  de  la  Machine 92^ 

30  avril  : à Louis  Legrand,  taillandier,  pour  outils  de 

charpentier  qu’il  a fournis  et  racomodez 37*+  i55 

A la  veuve  de  Nicolas  Delahogue,  pour  53o  livres 
de  vieux  cordages  godronnez  qu’elle  a livré  pour  faire  du 
calfas  pour  réparer  les  bâches  des  puisards 53tt 

1 6 juillet  : à Nicolas  Hémont,  charpentier  de  hatleaux , 

pour  réparations  à deux  nacelles,  l’une  pour  la  pièce 
d’eau  de  Lucienne  et  l’autre  pour  les  environs  de  la 
Machine /jgtt 

2 4 septembre  : à Guillaume  Roussel,  taillandier, 
pour  outils  à charpentier  qu’il  a acomodez  et  acérez 
pour  les  ouvrages  de  la  Machine 52H  105 

12  novembre:  à Charles  Mesillier,  vannier,  pour 
5o  paniers  à feu  et  autres  qu’il  a livrés  pour  les  provi- 
sions et  utilités  de  la  Machine 56tt 

A Charles-François  Pollard,  pour  3o  crapaudines 
de  fer  de  fonte  pour  mettre  sous  les  pivots  des  croix 
orizontales  sur  la  rivière 276^  195 

17  décembre  : à Charles  Delaunay,  voiturier,  poul- 

ies bois  qu’il  a tiré  des  bords  de  la  rivière  de  Seyne 
et  autres  bois  qu’il  a voituré  du  port  de  Marlv  et  de 
l’estang  de  La  Ville  à la  Machine 65H 
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A Louis  Féron,  voiturier,  pour  vingt-sept  journées  de 
chevaux  qu’il  a employez  à voiturer  du  moilon  pour  les 
acqueducs  et  pierrées  de  La  Selle  et  des  environs  de  la 


Machine 

Somme  de  ce  chapitre 2701**  2S  6d 


JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  LA  MACHINE. 

11  décembre  1701-17  décembre  1702  : aux  charpen- 
tiers, serruriers  et  autres  ouvriers  qui  ont  travaillé  a 
l’entretien  de  la  Machine,  depuis  le  mois  de  novembre 

1701  jusqu'au  1er  décembre  1702  (20  p.) 

1 6099** i6‘ Ad 

A ceux  qui  ont  travaillé  à l’entretien  de  la  charpente 

de  la  Machine  pendant  le  même  temps  (20  p.) 

, • /i66o*+  i6s  4d 

i5  janvier  1702  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  la 


glacière  de  la  Machine 37**  9*  Ad 

Somme  de  ce  chapitre 18798*+  2* 


CHATEAU  DE  FONTAINEBLEAU. 


MAÇONNERIE. 

8 janvier-12  février  : à Jacques  Varignon,  entrepre- 
neur, parfait  payement  de  107310++  4S  2d,  à quoy  monte 
la  maçonnerie  qu’il  a faite  au  bâtiment  neuf  du  chateau 

de  Fontainebleau  ( 2 p.) i53io*+  A3  2d 

3i  décembre  : à luy,  par  gratification,  en  considération 
de  la  dilligence  qu’il  a faite  aud.  bâtiment.  . . . 3ooo*+ 
5 février- 17  décembre  : à Jean  Pauli,  entrepreneur, 
à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  du  château  de  Fontainebleau  ( to  p.)  85oo+* 
Somme  de  ce  chapitre  ....  26810+*  A * 2d 

OUVRAGES  DE  TERRASSES. 

5 février-17  décembre  : à Julien  Poinsart,  terrassier, 
parfait  payement  de  1760++,  à quoy  montent  les  rochers 
qu’il  a cassé  pour  faire  les  routtes  dans  la  forest  de  Fon- 
tainebleau (A  p.) 6iott 

1 1 juin  : à Pierre  Chastenet,  pour  ouvrages  de  grais- 
serie  qu’il  a faits  dans  la  forest  de  Fontainebleau  à la 

Croix  de  Saint-Herent i3o++ 

25  juin -1 5 octobre  : à luy,  sur  les  roches  qu’il  casse 

dans  les  rouîtes  de  la  forest  (5  p.) noott 

5 février- 26  novembre  : à Simon,  teirassier,  parfait 
payement  de  2106+*  6S,  à quoy  montent  les  remuemens 
de  terre  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 
Fontainebleau , en  170 1 et  1702  (A  p.).  . . . io56*+6* 
3o  avril -3  septembre  : à luy,  sur  les  routtes  de  la 
forest  de  Fontainebleau  (5p.) 1200*+ 


17  décembre  : à sa  veuve,  tutrice  de  ses  enfans, 
parfait  payement  de  353 1++  16%  à quoy  montent  les 

routtes  qu’il  a fait  dans  lad.  forest 3i*+  16* 

26  avril -17  décembre  : à Chassevant,  acompte  des 
routtes  et  terrasses  qu’il  fait  en  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Fontainebleau 600*+ 

Somme  de  ce  chapitre A 728**  2 3 

CHARPENTERIE. 

1 1 décembre  1701  : à Jean-Jacques  Aubert,  charpen- 
tier, parfait  payement  de  29202*+ 17*  8d,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  charpenterie  faits  en  1701  dans  la  dé- 
pendance du  château  de  Fontainebleau..  . 56o2**  i7’8d 
3o  juillet— 1 7 décembre:  à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  charpenterie  au  château  de  Fontainebleau 

en  1702  (5  p.) 56oo*+ 

19  janvier  1703  : à luy  et  Maistre,  parfait  paye- 
ment de.  8oA2*+  i3s3d,  à quoy  montent  lesd.  ouvrages  de 

charpenterie  aud.  château 2AA2++  i3‘  8J 

5 février  : à Bonnaventure  Mortillon,  charpentier, 
parfait  payement  de  A2A0++  8“  7d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  en  la  dépendance 

dud.  château  pendant  1700 2A0**  83  7*' 

5 février-17  décembre  : à Delonge,  charpentier,  à 
compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  aud. 
château  pendant  l’année  dernière  1701  (9  p.)..  3900*+ 
5 février-17  décembre  : à Berrurier,  charpentier, 
sur  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  aux  palis  et 
parquets  de  la  forest  de  Fontainebleau  (7  p.).  . 1A00** 
3o  juiHet-17  décembre  : à Tiger,  charon,  pour  les 
ouvrages  de  charonnage  et  de  charpenterie  qu’il  a faits 
dans  la  dépendance  du  château  de  Fontainebleau  (3p.) 
A 1 6++  1 o3 

Somme  de  ce  chapitre 19602**  9’  6d 

COUVERTURE. 

5 février-17  décembre  : à Jacques  Grognet,  couvreur, 
sur  les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  au  château  de 
Fontainebleau  pendant  l’année  dernière  (8  p.).  6000** 
12  février  : à Gilles  Charuel,  couvreur,  parfait 
payement  de  Ao25*+  55  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  couverture  par  luy  faits  au  château  de  Fontainebleau 
725**  5S  6d 

Somme  de  ce  chapitre 67a  5**  5 * 6d 

MENUISERIE. 

17  décembre  : à Louis  Pinguet,  menuisier,  pour  les 
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ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de  Fon- 
tainebleau eu  1 701 38» 

A Louis  Galle,  menuisier,  pareils  ouvrages...  aB*1 

A Chastenet,  autre,  pareils  ouvrages 4 2^ 

3o  juillet- 26  novembre  : à Didier  Affroy,  menui- 
sier, sur  les  rétablissemens  qu’il  a faits  à la  menuiserie 
de  la  gallerie  des  chevreuils,  et  autres  endroits  (A  p.).  . 

6oott 

1 2 février  : à Antoine  Rivet,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  3a3oitt  i7s2‘’,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  au  nouveau  bâtiment  de  Fontai- 
nebleau   â6oitt 173  id 

7 may  : à sa  veuve,  pour  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’elle  a faits  tant  à la  chapelle  dud.  château  qu’autres 
endroits  de  la  dépendance  d’iceluy  en  1701 . 1 57 1 tt  10* 

5 février  : à Thomas  Sçauret,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  1 1 1 97^  1 7*  5d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Fontainebleau  en  1700 297**  17’  51* 

26  février- 17  décembre  : à luy,  à compte  des  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  aud.  château  en  1701 

et  1702  (9  p-) 6ooott 

5 février- 1 5 octobre  : à Boutrau,  menuisier,  parfait 
payement  de  2728^  i 835d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  menuiserie  qu’il  a faits  aud.  château  en  1701  (5  p.) 

i328«  i8’5d 

3 septembre- 17  décembre  : à luy,  à compte  de  ses 

ouvrages  pendant  l’année  1702  (5  p.) 800N 

5-26  février  : à Pierre  Amon,  menuisier,  pour  la 
menuiserie  qu’il  a faite  aud.  château  en  1701  (2  p.). .. 

•. 289^  1 13  6d 

A Jean-Baptiste  Barrois  fils , parfait  payement  de 
A83tt  i2s,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie 

qu’il  a faits  en  1701 i83tt  12' 

12  février  : à Louis  Nivet,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  571^9"  id,  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a 

faits  aud.  château  en  1701 871**  9*  id 

A Anguier  , menuisier,  pour  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau  en  1701 ....  • 

336»  ii36d 

Somme  de  ce  chapitre 16679**  7* 

SERRURERIE. 

8 janvier- 17  décembre  : à Jacques-Philippe  Rossi- 

gnol, serrurier,  sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a 
faits  en  la  dépendance  du  château  de  Fontainebleau  en  1 
1701  et  1702  ( 10  p.) 3i5o**  j 

5 février  : à luy,  parfait  payement  de  2o34**  1 is  8d,  à 1 


quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aud. 

château  en  1700 284**ii38d 

e5  décembre  1701  • ® Thomas  Yalleiîen,  serrurier, 
sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  cette  année  aux 

nouveaux  bâtimens  de  Fontainebleau 8oott 

5 février  : à luy,  parfait  payement  de  1 79^9^  8“  8d,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aud. 

château  en  1701 48Aqtt  8S  8'1 

11  juin  : à Alexis  Fordrin  et  Denis  Caffin,  serru- 
riers, parfait  payement  de  4 4 9+t  83  iod,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  serrurerie  par  eux  faits  aux  bâtimens 

neufs  du  château  de  Fontainebleau 1 4 gt+  g3  10d 

i5  janvier  : à Silvin  Guillot,  dit  La  Brie,  Denis  et 
Valentin  Beaujouan,  Louis  Dutout  et  François  Pichon, 
serruriers,  parfait  payement  de  5585**i  23  2d,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  serrurerie  par  eux  faits,  pendant 
les  années  1 685 , 1686,  1687  et  1688,  à la  Surinten- 
dance des  Bâtimens  et  autres  endroits  de  la  dépendance 

du  château  de  Fontainebleau 685**  ias  2d 

26  février-17  décembre  : aud.  Guillot,  parfait  paye- 
ment de  i66**6s  pour  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a 

faits  aud.  château  en  1701  (2  p.) i6ott6‘ 

1 1 juin  : à Louis  Guillion,  pour  ses  ouvrages  de  ser- 
rurerie aud.  château 1 1 3tt  1 2S 

Somme  de  ce  chapitre 9992**  *9*  6d 

vitrerie. 

5 février:  à la  veuve  de  Tisserand  , vitrier,  parfait  paye- 
ment de  982**  5d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  vitre- 
rie qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Fontai- 
nebleau en  1700 182**  5d 

5 février- 3o  juillet  : à elle,  parfait  payement  de 
21 33**  2 3 9'*,  à quoy  montent  ses  ouvrages  de  vitrerie 

pendant  l’année  1701  (2  p.) 3 8 3+t  2S  qd 

26  février- 26  novembre  : à elle,  à compte  de  ses 

ouvrages  pendant  la  présente  année  1702  (5  p.) 

« 1 02 1**  9“ 

Somme  de  ce  chapitre i586**  1 23  2'1 

plomberie. 

5-20  février  : à Girard,  plombier,  pour  ses  ouvrages 
et  réparations  de  plomberie  au  château  de  Fontaine- 
bleau en  1701  (2  p.) i3ett 

3 septembre  : à luy,  sur  le  rétablissement  des  plom- 
beries aud.  château 200** 

i5  octobre- 17  décembre  : à Jacques  Lucas,  plom- 

bier, sur  ses  ouvrages  de  plomberie  aud.  château  (3  p.). 
1800** 


Somme  de  ce  chapitre, 


2 1 3a  ^ 
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PEINTURE. 

5 février  : à Louis  Dubois,  peintre,  parfait  payement 
de  687**  1 53  7d,  à quoy  montent  ies  ouvrages  de  peinture 

qu’il  a faits  aud.  château  en  1700 87W  i5“  7d 

26  février  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  de  pein- 
ture pendant  l’année  1701 3oo** 

26  février- 3o  juillet  : à Boulogne  le  jeune,  parfait 
payement  de  2000**  pour  deux  tableaux  qu’il  a faits  pour 

la  gallerie  de  François  1er  (3  p.) 1200^ 

26  février  : à Poërson,  peintre,  sur  deux  tableaux 

qu’il  a faits  pour  la  chapelle 200*1 

26  février- 17  septembre  : à luy  et  Meunier,  parfait 
payement  de  1 65 5tt,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  pein- 
ture qu’ils  ont  faits  en  plusieurs  endroits  (2  p.).  855*+ 

3 septembre- 1 5 octobre  : à Jean-Baptiste  Fontenay, 
peintre,  sur  ses  ouvrages  de  peinture  (2  p.).. . . 6oo** 
i5  octobre  : à Vernansalle,  à compte  du  rétablisse- 
ment des  tableaux  de  la  chapelle 3oo** 

Somme  de  ce  chapitre 35â2tt  1 5’ 7d 

DORURE. 

26  février  : à Paul  Dufaux,  doreur,  parfait  payement 
de  3i8*t  17’  pour  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  du  château  de  Fontainebleau  en  1701. . . . 
1 i8*+  17’  2d 

OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  DE  BRONZE. 

i5  octobre  : à Guillaume  Sautray,  fondeur,  parfait 
payement  de  700*+,  à quoy  monte  l’aigle  de  bronze  qu’il 
a fourni  pour  servir  de  lutrin  au  chœur  de  la  parroisse 

de  Fontainebleau aoott 

3 septembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  sur  la 
fonte  des  cloches  de  l’horloge  du  château  de  Fontaine- 
bleau  2 00*1 

Somme  de  ce  chapitre 6oo*+ 

PAVÉ. 

5 janvier- 17  décembre  : à Estienne  Marchand,  pa- 
veur, sur  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Fontainebleau  en  1701  (8  p.)..  . 
2200** 

sculpture. 

26  février  : à Jules  Dugoulon,  Marin  Belan,  Pierre 
Taupjn  et  André  Legoupil,  sculpteurs,  sur  la  sculpture 
en  bois  qu’ils  ont  faite  au  château  de  Fontainebleau..  . 
200** 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  — IV. 


MARBRERIE. 

5-26  février  : à Claude  Tarlet,  marbrier,  sur  les  ou- 
vrages de  marbre  et  de  pierre  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Fontainebleau  en  1701  (2  p.) . . . 
8oott 

ENTRETIENS  DE  FONTAINEBLEAU. 

U juin  - 17  décembre  : à Labrie,  garde  des  routles  de 
la  forest  de  Fontainebleau,  pour  ses  gages  des  deux  der- 
niers quartiers  1701  et  du  premier  1702  (3  p.).  225*1 
A luy,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  comme 

garde  des  parquets  de  lad.  forest  (3p.) 5 2 5*1 

A luy,  pour  ses  gages  comme  garde  des  palis  (3  p.). 

225*1 

A Simon,  pour  l’entretien  des  palis  de  lad.  forest  pen- 
dant le  même  temps  (3p.) go** 

6 juin  : aux  nommez  Simon  et  Chassenan  , pour  l’entre- 
tien des  routtes  pendant  les  six  derniers  mois  de  1700  . 

* 5oo*i 

1 7 décembre  : à la  veuve  Simon  , tutrice  de  ses  en- 
fants, et  aud.  Chassenan,  pour  led.  entretien  pendant  les 

six  premiers  mois  1702 5oo** 

h juin  - 17  décembre  : aux  nommez  Gitton  et  La- 
glaine  , pour  celuy  du  labour,  fumage  et  semage  des  par- 
quets des  environs  de  Fontainebleau, pendant  les  six  der- 
niers mois  1701  et  les  six  premiers  1702  (2  p. ).  680*1 
Au  sr  Dernaux,  pour  l’entretien  et  nettoyement  des 
cours  des  Offices,  du  Cheval  blanc,  des  héronnières  et 
autres  endroits  dud.  château , pendant  le  même  temps 

(a  P-) : 192” 

A Simon  Courcelles,  pour  l’entretien  des  cours  de 
l’Ovalle,  des  fontaines  de  la  Reyne,  de  la  chapelle,  de 
la  conciergerie,  escaliers,  perrons,  passages,  corridors, 
terrasses  et  balcons  dud.  château,  pendant  le  même  temps 

(a  p.) 1 85*+ 

A Nicolas  Martin,  pour  l’entretien  et  nettoyement  des 
fossez  dud.  château,  pendant  le  même  temps  (2  p.).  5ott 
A Couturier,  fontainier,  pour  l’entretien  des  conduites 
de  fer  et  de  grais , pendant  les  deux  derniers  quartiers 


1701  et  le  premier  1 702  (3  p.) 3oo** 

Somme  de  ce  chapitre 3672*1 


DIVERSES  DÉPENSES. 

9 avril: au  sr  Latour,  parfait  payement  de  869*1  i6’9d, 
à quoy  montent  les  planchers  qu’il  a fait  mettre  en  cou- 
leur et  qu’il  a fait  frotter  au  château  de  Fontainebleau.. 

269**  16’  9d 

26  novembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages.  200** 

5? 
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20  juillet -3  septembre  : à Julien  Lory,  horlogeur, 
à compte  de  l’horloge  qu’il  fait  au  château  de  Fontaine- 
bleau (a  p.). goott 

a 6 février  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a faits  aud. 
château  de  Fontainebleau  en  1701,  au  delà  de  son  en-  j 

tretien  ordinaire.  5AH  5=  j 

9 avril  : à divers  particuliers,  pour  leur  payement  du 
prix  principal  des  hérittages  à eux  aparlenans,  qui  ont 
esté  pris  et  occupez  en  1701  par  les  routtes  faites  pour 
la  commodité  de  la  chasse,  contigus  et  adjacens  à la  fo- 

rest  de  Fontainebleau 375*+  65  1 id 

A la  veuve  Cuissin,  pour  une  partie  de  maison  qui 
luy  a esté  prise,  joignant  laparroisse,  pour  l’augmenta- 
tion de  la  sacristie 35ott 

1 5 octobre  : à Branlard  , fayancier,  pour  cent  cin- 
quante bouteilles  carrées  qu’il  a fourni  pour  mettre  l’eau 
de  fleurs  d’orange  provenant  de  la  distillation  de  Fontai- 
nebleau   62^  as 

26  novembre  : à Jean-Antoine  Padelain,  ramonneur, 
pour  les  cheminées  qu’il  a ramonées  dans  la  dépendance 

dud.  château  en  1702 177^  io‘ 

26  novembre  : à Beline,  pour  avoir  posé  et  racomodé 

des  sonnettes  dans  le  château 

A La  Brie,  pour  le  bled  qu’il  a fourni  pour  la  nou- 
riture  des  perdrix  et  faisans  des  onze  parquets  des  plaines 

des  environs  de  Fontainebleau 5â8ti 

A M.  le  marquis  de  Saint-Hérent,  pour  dépenses  ex- 
traordinaires qu’il  a fait  pour  le  gibier  desd.  onze  par- 
quets, pendant  la  présente  année  170a 698^  105 

3i  décembre  : au  sr  de  Cotte,  contrôleur  à Fontai- 
nebleau, pour  lu  dépense  qu’il  a fait  par  nostre  ordre, 
tant  à l’occasion  de  l’incendie  arrivé  à Fontainebleau 
qu’en  voyages  pour  luy  rendre  compte  pendant  1702.  . 
. . 3 21  itt  10* 

Somme  de  ce  chapitre.  . . .,  Ai 898^  16’  8d 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  FONTAINEBLEAU. 

8 janvier- 17  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, â la  journée  du  Roy,  en  la  dépendance  du  château 
de  Fontainebleau,  depuis  le  20  novembre  1701  jusqu’au 


38  novembre  1702  (12  p.) 7Ô85tt  i5* 

5 février  : à ceux  qui  ont  travaillé  à remplir  les  gla- 
cières et  à divers  autres  ouvrages 11 68^  1 à* 

Somme  de  ce  chapitre 865P  9’ 


CHÂTEAU  DE  CHAMBORD. 


MAÇONNERIE. 

1 9 mars  : à Mathieu  Lâchant,  entrepreneur,  parfait 


payement  de  1268*1  k * 6d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  maçonnerie  et  de  terrasses  qu’il  a faits  au  château  de 

Chambord  pendant  1 701 6igttios6d 

2 avril  : à luy,  pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  ou- 
vrages de  maçonnerie  audit  château 5oH 

19  mars  : à luy,  parfait  payement  de  73 1 63  8d,  à 
quoy  montent  les  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a faits 
aux  brèches  des  murs  du  paix  dudit  château  en  1701.. 

3itt  6S  8d 

19  mars  : à Jean  Gondon,  maçon,  parfait  payement 
de  52  3tt  1 6*  9d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’il  a faits,  en  1 70 1 , en  la  dépendance  du  château 

de  Chambord  5 1 9tt  o’  7* 

12  novembre  : à luy,  sur  les  réparations  aux  murs  du 
parc  en  1702 6oott 

1 2 novembre  : à luy,  sur  ses  entretiens  aud.  château 

et  dépendances 3ootf 

Somme  de  ce  chapitre 21  19H  175  9d 

CHARPENTERIE. 

19  mars  : à la  veuve  Bouret  et  Pièr&e  Dinocheaü, 
charpentiers,  parfait  payement  de  92  itt,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  charpenterie  qu’ils  ont  faits  au  château 
de  Chambord  en  1701 4 a 1 H i6s  2d 

2 avril- 12  novembre  : à eux,  pour  l’entretien  des 

ouvrages  de  charpenterie  dudit  château  et  des  faisande- 
ries et  remises  à gibier  pendant  le  dernier  quartier  1701 
et  les  deux  premiers  1702  (3  p.) 22btt 

27  aoust-12  novembre  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  et 
réparations  de  charpenterie  audit  château  pendant  1702 
(2  p.) 3oott 

Somme  de  ce  chapitre gâ6tt  i6“  2d 

couverture. 

39  mars  : à Puilbert  Lhoste,  couvreur,  parfait  paye- 
ment de  67  7*+  1 1 3 8d,  à quoy  montent  les  ouvrages  et 
réparations  de  couverture  qu’il  a faits  audit  château  en 

1701 307^1  i’8d 

2 avril  - i2  novembre  : à luy,  pour  l’entretien  desdites 
couvertures  pendant  le  dernier  quartier  3701  et  les  deux 
premiers  1702  (3  p.) 270** 

Somme  de  ce  chapitre 577^  1 is  8d 

menuiserie. 

19  mars  : à Louis  Le  Rond,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  AâgN  i25  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  et 
réparations  de  menuiserie  qu’il  a faits  audit  château  en 

1701 23qtt  121  6d 

2 avril- 1 2 novembre  : à luy,  pour  l’entretien  de  la 
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menuiserie  dudit  château  pendant  le  dernier  quartier 

1701  et  les  deux  premiers  1702  (3  p.) io5tt 

27  aoust  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  et  répara- 
tions de  menuiserie  en  1702 100» 

Somme  de  ce  chapitre âââ»  12*  6d 

SERRURERIE. 

19  mars  : à Clément  Beaujuan,  serrurier,  parfait 
payement  de  5g8»  7*  id,  à quoy  montent  les  ouvrages 

de  serrurerie  qu’il  a faits  à Chambord  en  1701 

198»  7“  id 

2 avril- 12  novembre  : à luy,  pour  l’entretien  de  la 
serrurerie  dudit  château  et  dépendances,  pendant  le  der- 
nier quartier  1701  et  les  deux  premiers  1702  (3  p.).  . 

i5o» 

12  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  et  réparations 


pendant  1702 100» 

Somme  de  ce  chapitre ââ8»  7’  id 


vitrerie. 

19  mars  : à Claude  Dezairs,  vitrier,  parfait  payement 
de  2 05»  i8s  id,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  vitrerie 

qu’il  a faits  audit  château  en  1701 iA5»  i8s  id 

2 avril- 12  novembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
vitres  dudit  château  pendant  le  dernier  quartier  1701  et 

les  deux  premiers  1702  (3  p.) 9°tt 

1 2 novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  vitrerie  et  de 

grosse  peinture  pendant  1702 5o^ 

Somme  de  ce  chapitre 2 85»  i8s  id 

PAVÉ. 

19  mars  : à Mathieu  Cachant,  entrepreneur,  parfait 
payement  de  36 1»  15  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
pavé  qu’il  a faits  à Chambord  en  1701  . . . 211»  is  6d 
2 avril  : à luy,  pour  l’eDtretien  du  pavé  et  nettoye- 
ment  des  herbes  des  cours  de  la  dépendance  dudit  châ- 
teau pendant  les  trois  derniers  mois  17m 5o» 

27  aoust- t2  novembre  : à Mathdrin  Aubry,  pour  le- 
dit entretien , pendant  les  six  premiers  mois  1 702  (2  p.). 

100» 

1 2 novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  pavé  pen- 


, dant  la  présente  année 100» 

Somme  de  ce  chapitre â6i»  is  6d 


DIVERSES  DÉPENSES  DE  CHAMBORD. 

1 9 mars:  au  sr  Chuppin,  contrôleur  à Chambord,  pour 
les  menues  dépenses  qu’il  a faites  à Chambord  en  1701 
75»  7’ 


Aux  ouvriers  et  voituriers  qui  ont  travaillé,  à la  jour- 
née du  Roy,  à remplir  de  glace  la  glacière  de  Chambord 

83»  25  6d 

2 avril- 12  novembre  : au  sr  de  Bellefond,  concierge 
dudit  château , pour  le  soin  qu’il  a eu  de  monter  l’hor- 
loge d’iceluy,  pendant  les  trois  derniers  mois  1701  et  les 


six  premiers  1702  (3  p.) 37»  îo’ 

Somme  de  ce  chapitre 19b»  ig!  6d 


CHÂTEAUX  DE  MEUDON  ET  CHAVILLE. 


MAÇONNERIE. 

11  décembre  1701-19  janvier  1703  : à Maurice 

Gabriel  et  Pierre  Nicolas  de  l’Épine,  entrepreneurs, 
à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  font  au 
château  de  Meudon  (12  p.) 12800» 

26  mars  : à eux,  sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu'ils 

font  à la  chapelle  dudit  château 1000» 

26  février  - 17  décembre  : à Blanchard,  entrepreneur, 
sur  les  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a faits 

à Meudon  en  1701  (5p.) 2000» 

Somme  de  ce  chapitre 1 58oo»  . 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

12  février- 1 5 octobre  : à Eugène  Blondeau,  terras- 

sier, à compte  des  transports  de  terre  et  pierrées  qu’il 
fait  dans  les  jardins  de  Meudon  (3p.) 520» 

3o  avril  : à Gabriel  et  Mathieu  Pierre,  jardiniers, 
pour  avoir  gazonnc  l’allce  des  platanes,  dans  les  jardins 

hauts  de  Meudon 102»  6“  8d 

26  novembre  : à Rigollet,  terrassier,  sur  les  rigolles 
qu’il  faitle  long  de  l’allée  tournante  des  cloistres,  à Meu- 
don  3oo» 

12  février-3o  avril  : à Antoine  Chevalier,  jardinier, 
pour  la  fouille  et  transport  des  terres  qu’il  a fait  dans  la 
nouvelle  allée  prèz  des  cascades,  dans  les  jardins  bas  de 

Meudon  (3  p.) 5i5»  âd 

26  février  : à Louis  Fiat,  fontainier,  pour  avoir  fait 

remplir  de  glace  les  glacières  de  Chaville 88» 

28  may  : à luy,  sur  les  pierrées,  rigolles  et  puisards 

qu’il  fait  à Chaville 90» 

3o  janvier- 2Ô  septembre  : à Charles  Janson,  jardi- 
nier, sur  les  treillages  qu’il  fait  aux  deux  cabinets  du  Mail 

de  Meudon  (2  p.) « 5oo» 

26  novembre- 17  décembre  : à luy,  sur  les  défonce- 

mens  et  labours  dans  le  parc  (2  p.) 1000» 

11  décembre  1701-12  février  1702  : à Jean  Bourré, 

5?. 
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904 


dit  Desmoulins,  voiturier,  pour  les  terreaux  de  couche 
qu’iî  a fourni  et  voiture  pour  couvrir  les  plates  bandes 
des  parterres  du  jardin  de  Mèudon  (2  p.).  . 4oo++  io! 

12  février  : à Valentin  Lopin,  fontainier,  pour  deux 
pontons  et  autres  ouvrages  qu’il  a faits  pour  les  jardins 
de  Meudon 168++ i8‘ 

11  décembre  1701  : aux  nommez  Salmon  et  La 

Tronche,  terrassiers,  parfait  payement  de  1 56H  12“  3d, 
pour  les  terres  et  immondices  qu’ils  ont  transporté  à 
Meudon 56++i25  3d 

26  mars  : à eux,  parfait  payement  de  6oo++,  à quoy 
montent  les  démolitions  et  transport  qu’ils  ont  faits  dans 
la  cour  de  la  chapelle  de  Meudon ioott 

16  juillet- 26  novembre  : à eux,  pour  transport  de 

terre  de  recoupe  et  autres  ouvrages  de  terrasse  qu’ils  ont 
fait  audit  château  (6  p.) i48i++ns 

Somme  de  ce  chapitre 532 2^  18*  3d 

CONDUITES  DE  FER  ET  DE  GRAIS. 

i5  janvier- 17  décembre  : à Louis-François  Polard, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  de  toutes  les  conduites  des 
fontaines  de  Meudon,  tant  dedans  que  dehors  le  parc, 
pendant  lès  six  derniers  mois  1701  et  les  six  premiers 
*7° 9 (4  P-) 3ooo++ 

12  février- 17  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 

rigolles  du  parc  de  Meudon,  pendant  l’année  1701  et  les 
six  premiers  mois  1702  (3  p.) goott 

Somme  de  ce  chapitre 3goott 

charpenterie. 

17  décembre  : à Jean  Mallet,  charpentier,  à compte 

des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  à Meudon  pen- 
dant i6gg,  1700  et  1701 2000++ 

couverture. 

1 1 décembre  1701  - g avril  1702:8  Jacques  Le  Long, 
couvreur,  sur  les  ouvrages  et  entretien  decouverture  qu’il 
a faits  au  château  de  Meudon  pendant  1701  (3  p.).  g2Ô++ 

menuiserie. 

12  février- 1 5 octobre  : à Jean  Tarnot,  menuisier, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a 
faits  à Meudon  et  Chaville  en  1701  et  1 702  (2  p.) . . . 
1 87++  i5“ 

1 2 février  : à luy,  pour  le  soin  qu’il  a eu  des  chaloupes 
étant  sur  les  étangs  de  Meudon , pendant  les  six  derniers 

mois  1701 371+10’ 


28  may  : à luy,  pour  les  caisses  et  autres  ouvrages 

qu’il  a faits  à Meudon  en  1702 j 

i5  octobre  : à Jean  Guesnon,  menuisier,  à compte  des 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  pour  la  chapelle  de 

Meudon 300tt 

12-26  février:  à Cartel,  menuisier,  à compte  des 
ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a faits  au 

château  de  Meudon  en  1701  (2  p.) 270++ 

g avril  - 16  juillet  : à luy,  sur  les  caisses  qu’il  fait  pour 

l’orangerie  (3p.) 65o« 

i3  aoust-  1 7 décembre  : à luy,  sur  les  bancs  qu’il  fait 

dans  les  jardins  de  Meudon  (6  p.) 1600++ 

26  mars- 17  décembre  : a Jean  Denelle,  menuisier, 
parfait  payement  de  1373++  i3s  8d,  à quoy  monte  la 
menuiserie  qu’il  a faite  au  château  de  Meudon  en  1701 

(a  P-) 6e3++  i3s  8d 

17  décembre  : à Nivet,  menuisier,  sur  la  menuiserie 

qu’il  a faite  à Meudon  en  i6gg  et  1700 1000++ 

Somme  de  ce  chapitre £782++  i8s  8d 


serrurerie. 


1 2 février  : à Dupuis  , serrurier,  parfait  payement  de 
736++  pour  les  ouvrages  et  réparations  de  serrurerie 
qu’il  a faits  au  château,  chapelle  et  orangerie  de  Meudon , 


en  1701. 


271" 

11  juin- 17  décembre  : à luy,  sur  la  ferrure  qu’il  fait 

des  caisses  de  l’orangerie  (4  p.) 54o++ 

3i  juillet  : à luy,  sur  la  grille  de  la  nouvelle  allée 

proche  les  cascades  des  jardins  bas i5o*+ 

26  février-10  septembre  : à Gaillard,  serrurier,  sur 
les  réparations  de  serrurerie  qu’il  a faites  au  château  de 

Chaville  en  1701  (3  p.) 320++ 

17  décembre  : à Pierre  Roger,  sur  ses  ouvrages  de 
serrurerie  à Meudon,  en  1700  et  1701 . . 600++ 

11  juin-24  septembre  : à Thomas  Valleren  et  Denis 

Caffin,  serruriers,  sur  les  vitraux  qu’ils  font  pour  la 
chapelle,  et  les  cabinets  qu’ils  font  pour  les  jardins  de 
Meudon  (6  p.) 3200++ 

16  juiHet-26  novembre  : aud.  Valleren,  sur  la  ser- 
rurerie des  vitraux  de  la  chapelle  (7p.) 3o5o++ 

Somme  de  ce  chapitre 8i3i++ 

VITRERIE. 

12  février-26  novembre  : à Pougeois,  vitrier,  sur  les 

ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits  au  châ- 
teau de  Meudon  et  Chaville  pendant  les  six  derniers  mois 
+ 70i  (g  p.) 2210++ 
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PLOMBERIE. 

il  décembre  1 70 1—3  o juillet  1703  : a Jacques  Ldcas, 
plombier,  sur  ses  ouvrages  à la  couverture  de  la  cha- 
pelle de  Meudon  (5  p.) i3oott 

PAVÉ. 

36  mars- 17  décembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 
pour  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a laits  au  chateau  de 
Meudon  en  1701  (3  p.) 117 1 7®  5d 

ouvrages  de  cuivre. 

i5  octobre  : à Vinache,  fondeur,  sur  les  ouvrages  de 
bronze  doré  qu’il  fait  pour  la  chapelle  de  Meudon.  3ooW 

peinture. 

g avril- 36  novembre  : à Nicolas  Tiercelin,  peintre, 
sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  fait  au  chateau 
de  Meudon  (4  p.) 6soH 

10  septembre-36  novembre  : à Philipes  Meusnier, 

peintre , sur  les  ouvrages  de  peinture  au  cabinet  du  Mail 
de  Meudon  (4  p.) 25oott 

19  janvier  : à Estienne  Bourgaült,  peintre,  sur  ses 
ouvrages  de  grosse  peinture  à Meudon,  en  1699,  1700 

et  1701 i4oott 

Somme  de  ce  chapitre 45sott 

DORURE. 

1 1 décembre;  1701-17  décembre  1703  : aux  nommez 

Petit  et  Chouher,  doreurs,  sur  leurs  ouvrages  à l’apar- 
tement  de  M,ne  la  princesse  de  Conti,  au  château  de 
Meudon  (3p.) i4oott 

26  novembre-17  décembre:  à Guillaume  Desauziers, 
peintre  doreur,  sur  la  dorure  et  peinture  sur  verre  qu’il 
a fait  à la  chapelle  et  château  de  Meudon,  en  1701  et 

1 702  (2  p.) 99^  *3'  8d 

Somme  de  ce  chapitre 2398tti33  8d 

SCULPTURE. 

i4  may-26  novembre  : à Noël  Jouvenet,  sculpteur, 
sur  la  sculpture  des  chapiteaux  colonnes  de  la  chapelle 
de  Meudon  (10  p.) 38oott 

1 5 octobre-26  novembre  : à André  Legoupil,  sculp- 
teur, sur  la  sculpture  en  bois  qu’il  fait  pour  lad.  chapelle 
(2  p.) 5oo»t 

28  may-26  novembre  : aux  nommez  Spingola  et 
Hardy,  sur  la  sculpture  des  chapiteaux  colonnes  de  la 
chapelle  de  Meudon  (8p.) 45oott 


i5  octobre-26  novembre:  à Desjardins,  sculpteur, 

sur  ses  ouvrages  de  bronze  (2  p.) 2600 

17  décembre  : à Jollivet,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  îoogtt,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  sculp- 
ture en  bois  qu’il  a faits  à l’apartement  de  Mme  la  prin- 
cesse de  Conti , à Meudon,  en  1700  et  1701 .. . 209^ 
Somme  de  ce  chapitre n6o9H 

marbrerie. 

i5  octobre-26  novembre  : à Piçrre  Lisqui  et  Claude 
Tarlet,  marbriers,  sur  les  ouvrages  de  marbre  qu  ils  font 
à la  chapelle  de  Meudon  (2  p.) 700C|tt 

ENTRETIENS  DE  MEUDON  ET  DE  CHAVILLE. 

i5  janvier-17  décembre  : à Pierre  Renard,  jardinier, 
pour  l’entretien  des  parterres  et  orangeries  de  Meudon , 
pendant  les  six  derniers  mois  1701  et  les  six  premiers 

1702  (4  p.) 38oott 

A Antoine  Chevalier,  pour  l’entretien  des  jardins  bas 
du  Yertugadin  et  des  deux  étoilles  à côté,  pendant  le 

même  temps  (4p.) 33oo,! 

A Simon  Loin,  pour  celuy  des  jardins  hauts  de  l’ave- 
nue en  face  du  château  et  du  Mail,  pendant  le  même 

temps  (4  p.) • • 2 3oott 

A Eustache  Ragon,  pour  celuy  des  grandes  et  petites 
étoiles,  des  jardins  hauts  et  de  l’avanl-cour  du  château, 

pour  idem  (4  p.) i6ooil 

A François  Ragon,  pour  celuy  du  potager  pendant  le 

même  temps  (4  p.) Sooo1* 

A Valentin  Lopin,  fontainier,  pour  celuy  des  moulins 

pendant  le  même  temps  (4p.) 2100" 

A Julien  Chevillard,  pour  celuy  des  fontaines  de 

Meudon , pour  idem  (4p.) 1 3 0 ofl 

A Vincent  Touchard,  pour  celuy  des  jardins  et  oran- 
geries de  Chaviile,  pour  idem  (4p.) 2700^ 

A Louis  Fiat,  fontainier  de  Chaviile,  pour  le  même 

temps  (4  p.) 1800^ 

A Jacques  Thuret,  pour  celuy  du  jardin  de  Gaillon 
et  parc  de  Chaviile,  pour  le  même  temps  (4p.).  goott 
A André  Boisselet,  pour  celuy  d’Ursine,  à Chaviile, 

pour  idem  (4  p.) 10001' 

A Gaspart  Musart,  garçon  fontainier  à Meudon , pour 

ses  gages  pendant  le  même  temps  (4  p.) bâo1* 

A Jean  Fiat,  autre,  pour  idem  (4  p.) 54o1r 

A Antoine  Haute -Campagne,  autre,  pour  idem  (4p.) 

54ott 

A Jean-François  Chevillard,  autre,  pour  idem  (4  p.) 

44ott 
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A la  mère  Besnard,  pour  le  netloyement  des  cours 
de  Meudon,  pendant  le  même  temps  (4  p.) . . . 3oott 
A Beaügëndre,  pour  celuy  des  cours  de  Chaville,  idem 

(b  p-) ÎOO11 

A Prévost,  pour  les  taupes  qu’il  a pris  dans  les  jar- 
dins de  Meudon  et  de  Chaville,  pendant  le  même  temps 

(à  p.) ,, 36o* 

13  avril  : à Julien  Lorï,  horlogeur,  pour  l’enlreiien 
de  l’horloge  pendant  l’année  1701 4o*t 

Somme  de  ce  chapitre s666ott 

DIVERSES  DÉPENSES. 

29  janvier  : à Pierre  Varisse,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonné  dans  le  château  de  Meudon 

et  Chaville,  pendant  1701 86^17* 

A Bon  Briot,  miroitier,  pour  le  travail  qu’il  a fait 
avec  ses  garçons  à déposer  et  reposer  les  glaces  dans  les 

apartemens  du  château  de  Meudon i44H 

A Jacques  Dodet,  marchand,  pour  le  fd  de  laiton 
qu’il  a fourni  en  1701  pour  leschangemens  faits  à la  fon- 
taine de  l’Artelon,  à Meudon 347^ 

A Boitel  , marchand , pour  les  planches  fortes  de  bat- 
teau  qu’il  a fourni  pour  lad.  fontaine  de  l’Artelon. . 91** 
28  may  : à Claude  Garnier,  grainetier,  pour  douze 
septiers  de  graine  d’herbe  qu’il  a fourni  pour  semer  sur 

les  tapis  des  allées  du  jardin  de  Meudon 6ott 

1 5 octobre  : à xMathurin  Arnault,  vuidangeur,  pour 
la  vuidange  de  deux  fosses  d’aysances  dans  la  cour  des 

offices  du  château igott  i5s 

17  décembre  : aus"  Groîiet,  marchand  de  bois,  pour 
les  planches  et  un  battcau  qu’il  a fourni  pour  Meudon . 

1 ioH  105 

Somme  de  ce  chapitre û3oh  2 " 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  MEUDON  ET  DE  CHAVILLE. 

11  décembre  1701-17  décembre  1702  : aux  ouvriers 

qui  ont  travaillé,  à la  journée  du  Roy,  en  la  dépendance 
du  château  de  Meudon,  depuis  le  20  novembre  1701 
jusqu’au  9 décembre  1702  (21  p.) 8806^8’ 5d 

1 5 janvier- 17  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé 
dans  la  dépendance  de  Chaville  (9  p.) 239*1  9“ 

1 2 février  : à ceux  qui  ont  rempli  les  glacières  de 

Meudon . 595U115  6d 

Somme  de  ce  chapitre  ....  g64 1 *t  8S  1 id 
APOINTEMENS  D’EMPLOIEZ 

À LA  RIVIÈRE  D’EURE. 

8 janvier-3i  décembre  : au  sr  Pigoreau,  chargé  de  la 


direction  des  travaux  de  l’aqueduc  de  la  rivière  d’Eure, 
pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois  1701  et  de 

l’année  1702  (5  p.) 1875H 

A Boitel,  éclusier  à Maintenon,  pour  ses  gages  pen- 
dant le  même  temps  (5  p.) 45^1 

Somme  de  ce  chapitre a33îî+t 

APOINTEMENS  D’EMPLOIEZ. 

11  décembre  1701-31  décembre  1702  : au  sr  Le 
Maistre,  architecte  et  expert  pour  la  vérification  des 
toisez  des  Bâtimens,  pour  ses  apointemens  des  deux  der- 
niers quartiers  1701  et  des  trois  premiers  1702  (5  p.) 

3ooo** 

Au  sr  DE  l’Epine,  autre,  pour  ses  apointemens  pendant 

le  même  temps  (5  p.) 3ooott 

ier  janvier  : aux  R.  P.  Récollets  de  Versailles,  pour 
avoir  célébré  la  messe  à la  chapelle  de  la  Surintendance 

à Versailles,  pendant  1701 a50tt 

A ceux  de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  les  messes 

qu’ils  ont  célébrées  à la  chapelle  de  la  Machine  pendant 

la  même  année 100tt 

101'  janvier-3i  décembre  : au  sr  de  Montap.gis,  ayant 
soin  des  remboursements  d’héritages,  pour  ses  apointe- 
mens du  dernier  quartier  1701  et  de  l’année  1702,  y 
compris  i25o**  pour  ceux  de  son  commis  (5  p.). . . . 

Gnôo** 

Au  s1  Gabriel,  contrôleur  général,  pour  ses  apointe- 
mens pendant  le  même  temps,  y compris  i25o**  pour 

ceux  de  son  commis  (5  p.) nebott 

Au  sr  de  Cotte,  architecte  ordinaire  et  contrôleur  à 

Paris,  pour  idem  (5p.) 11250tt 

Au  sr  Desjardins,  contrôleur  à Marlv,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps,  y compris  i25o**  pour 

ceux  de  son  commis  (5  p.) 7500tt 

Au  sr  de  Cotte  le  jeune,  contrôleur  à Fontainebleau, 
pour  ses  apointemens  pendant  led.  temps,  y compris 

75o**  pour  ceux  de  son  commis 525ott 

Au  s1  Brunault,  pour  ses  apointemens  pendant  led. 

temps  (5p.) 3750tt 

Au  sr  Marchand,  pour  idem  (5p.) 25oo** 

Au  sr  Beaulieu,  pour  idem  (5  p.) 18751* 

Au  sr  Derville,  pour  idem  (5  p.)..-. ......  i5oo** 

Au  sr  Delamotte,  employé  aux  écritures,  idem  (5  p.) 

i5oo** 

Au  sr  Cailleteau  , architecte  et  dessinateur,  pour  idem 

(5  p.) 625tftt 

Au  sr  Le  Pautre,  dessinateur  et  graveur,  pour  idem 
(5p.) 25oott 
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Au  sr  Rivet  le  fils,  dessinateur,  pour  idem  (5  p.)..  . 

a5oott 

Au  sr  Carlier,  dessinateur,  pour  idem  (5  p.). ... 

i5oott 

ier  janvier  - ier  avril  : au  sr  Marquis,  dessinateur,  pour 
ses  apointemens  du  dernier  quartier  1701  et  du  premier 

1702  (2p.) 600^ 

i'r  janvier- 3 1 décembre  : au  sr  Cauchy,  ancien  dessi- 
nateur, pour  ses  apointemens  des  deux  derniers  quartiers 
1701  et  des  trois  premiers  1702  (5p.)......  i5oott 

A iuy,  comme  inspecteur  à Meudon,  pour  idem  (5  p.) 

2 2 5ott 

Au  sr  de  l’Isle,  contrôleur  à Monceaux,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (5  p.). . . . 225ott 
Au  sr  de  Beaufort,  directeur  des  magasins  du  Roy  à 

Paris,  pour  idem  (5p.) 375ott 

Au  sr  Lambert,  contrôleur,  pour  ses  apointemens, 
y compris  i2  5ott  pour  les  apointemens  de  son  commis 

(5  p.) 75oott 

Au  sr  Mollet,  contrôleur  général,  pour  idem  (5p.) 

25oott 

Au  sr  Morlet,  directeur  des  plants  d’arbres,  pour 

idem  (5  p.) 225ott 

Au  sr  L’Abbé,  ayant  soin  de  visiter  les  ouvriers  à Paris, 

pour  idem  (5p.) 225ott 

Au  sr  d’Étrêchy,  contrôleur  à Meudon,  pour  idem 

(5  p.) 5ooott 

Au  sr  de  Rusé,  contrôleur  à Saint- Germain,  pour 
idem,  y compris  i2  5ott  pour  les  apointemens  de  son 

commis  (5p.) 625ott 

Au  sr  Cochu,  contrôleur  à la  Machine,  pour  idem 

(5  p.) A5oott 

Au  sr  Delaplace,  inspecteur  à Fontainebleau,  idem 

(5  p.) 75ott 

A Étienne  Bordé,  concierge  de  la  Surintendance  à 

Versailles,  pour  idem  (5  p.) Ô25tt 

Au  sr  Paillet,  peintre,  ayant  le  nettoyement  des  ta- 
bleaux du  Roy,  pour  idem  (5p.) 187 5+t 

Au  sr  Villiard,  préposé  aux  eaux  bonnes  à boire, 

pour  idem  (5p.) i5oott 

Au  sr  L’Epée,  greffier  des  Bâtimens,  pour  idem  et 

augmentation  de  gages  (5  p.) 2750^ 

Au  sr  Parisot,  inspecteur  à Trappes,  pour  idem  (5  p.) 

225ott 

Au  sr  Tanevot  fils,  inspecteur  au  château  de  Ver- 
sailles, pour  idem 1 1 25tt 

Au  sr  Perrot,  inspecteur  à Trianon , pour  idem  (5p.) 
i5oott 


Au  sr  Delacroix,  inspecteur  dans  le  parc  de  Ver- 
sailles, pour  idem  (5  p.)  . . . i5oott 

Ausr  Laguipière,  inspecteur  à La  Chapelle,  pour  idem 

(5  p.) i5oott 

i*r  janvier- 22  octobre  : au  sr  Deslouit,  employé  au 
magasin  des  démolitions,  pour  ses  apointemens  des  deux 
derniers  quartiers  de  1701  et  deux  premiers  de  1702 

(A  p.) 1 200^ 

1er  janvier- 21  décembre  : à Michelet,  employé  au 
poids  du  fer,  pour  ses  apointemens  des  deux  derniers 
quartiers  de  1701  et  des  trois  premiers  de  1702  (5p.) 

i5oott 

Au  sr  Delafontaine,  garde-magasin  du  plomb,  pour 


idem  ( 5 p.) 2 5oott 

Au  sr  Delaboulaye,  employé  aux  vitres,  pour  idem 

(5  p.) ns5« 

Au  s1’  Andrieu,  toiseur,  pour  idem  (5  p.)..  . . 25oott 
Au  sr  Andrieu  fils,  aydant  aud.  toisé,  pour  idem 
(5  p.) 456» 

Au  sr  Serin,  inspecteur  du  potager,  pour  idem  (5  p.) 
75ott 


Au  sr  de  Beauvais,  notaire  des  Bâtimens,  pour  sa 

pension  des  années  1701  et  1702  (2p.) 8oott 

Au  sr  abbé  de  Noizerinnes,  aumosnier  desd.  Bâtimens, 
pour  sa  pension  des  années  1701  et  1702  (2  p.)... 

700N 

8 janvier- 3 1 décembre  : au  sr  Haubrat,  inspecteur 
à Chaville,  pour  ses  apointemens  des  deux  derniers  quar- 
tiers 1701  et  des  trois  premiers  1702  (5p.)...  1 i25tt 
Au  sr  Crescent,  contrôleur,  pour  idem  (5  p.).  375oti 
i5  janvier- 3 1 décembre  : au  sr  Lefebvre,  pour  l’en- 
tretien de  la  Samaritaine  pendant  les  trois  derniers  mois 

1701  et  Tannée  entière  1702  (5  p.) 3i25tt 

12  février- 1 5 octobre  : aux  s"  Nattier  frères,  élèves 
de  l’Académie  de  peinture  et  sculpture,  pour  leur  sub- 
sistance et  entretenement  pendant  les  six  derniers  mois 

1701  et  les  six  premiers  1702  (2  p.) 52  811 

12  février- 10  décembre  : au  sr  Gagnard,  élève  de 
l’Académie  de  sculpture,  pour  son  entretien  pendant  le 

même  temps  (2  p.) 26^ 

12  février  : au  sr  Houasse,  élève  de  l’Académie  de 

peinture,  pour  les  six  derniers  mois  1701 i32tt 

Au  sr  Cassinat,  autre,  pour  idem i32tt 

Au  sr  Desormeaux,  autre,  pour  idem i32tt 

26  février- 3i  décembre  : à Pierre  Coüstillier,  cy- 
devant  jardinier  à Trianon,  pour  sa  pension  des  trois 
derniers  mois  1701  et  Tannée  1702  (5  p.)..  . . 1875** 
12  février- 10  décembre  : au  sr  Lescuier,  dessinateur 
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et  inspecteur  à Marly,  pour  ses  apointemens  du  dernier 
quartier  1701  et  des  trois  premiers  1702  (A  p.). ... 

2900** 

26  février-  10  décembre  : au  sr  Montreuil,  inspecteur 
à Marly,  pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps 

(4  P-) 1200** 

Au  sr  Chuppin,  contrôleur  à Chambord,  pour  idem 

(A  p.) 3ooo** 

19  mars- 26  novembre  : au  sr  Coypel,  peintre  ordi- 
naire du  Roy,  pour  sa  pension  des  trois  derniers  quar- 
tiers 1701  et  du  premier  1702  (A  p.) 3ooo** 

Au  sr  de  Lafosse,  autre,  pour  idem  (A  p.)  . . 3ooo** 
Au  sr  Jouvenet,  autre,  pour  idem  (A  p.)  . . . 1200^ 
Au  sr  Blanchard,  autre,  pour  les  trois  derniers  quar- 
tiers 1701  et  les  deux  premiers  1702  (5  p.)...  i2  5o** 
26  mars- 3 1 décembre  : au  sr  Boucault,  inspecteur  à 
la  Machine,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 

1701  et  des  trois  premiers  1702  (A  p.) goo** 

Au  sr  Rennekin  Sualem,  charpentier  liégeois,  pour 

idem  ( A p.) 1800*+ 

A Galin,  inspecteur,  pour  ses  apointemens  pendant 

led.  temps  ( A p.) 6oo** 

A Créant,  pour  idem  (A  p.) 6oo** 

A Germain,  inspecteur  à cheval,  pour  idem  (A  p.) 

1 Qoott 

A Garnier,  jardinier  du  Roulle,  pour  idem  (A  p.) 

1 2 oott 

A Girard,  inspecteur  au  Roulle,  pour  idem  (A  p.) 

6oo** 

1"  avril- 3 1 décembre  : au  sr  Marigner,  pour  ses 
apointemens  de  l’année  1702,  y compris  ceux  de  ses 
deux  commis  et  frais  de  son  bureau  (A  p.).  . . îoAoo** 
Au  sr  Berge,  commis  aux  écritures  au  bureau  dé 

M.  Gabriel,  pour  ses  apointemens  1702  (A  p.  ) 

1 2 oott 

Au  s1  Legoux,  inspecteur  à Saclay,  pour  ses  apointe- 
mens du  dernier  quartier  1701  et  des  trois  premiers 

1702  (A  p.) 1800** 

Au  sr  Jumel,  inspecteur  au  Perray,  pour  idem  (A  p.) 

goott 

ier  avril  1702-29  avril  1703  : au  sr  Dieuxivoye, 
médecin  des  Bâtimens,  pour  sa  pension  des  années  1700, 

1701  et  1702  (2  p.) 6ooott 

9 avril  : au  sr  Coustou,  sculpteur  ordinaire  du  Roy, 

pour  sa  pension  de  l’année  1701 2000** 

3o  avril-  3i  décembre  : au  s1'  Hauteclaire,  inspecteur 
sur  les  plants  de  Fontainebleau,  pour  ses  apointemens 

de  l’année  1702  (A  p.) i5oo** 

1A  mars  - 10  décembre  : au  sr  Pesne,  élève  de  l’Aca- 


démie de  peinture  et  sculpture,  pour  sa  subsistance 
pendant  les  six  derniers  mois  1701  et  les  six  premiers 

1702  (2  p.) 26A** 

1er  juillet- 3i  décembre  : au  sr  Aubert,  dessinateur, 
pour  ses  apointemens  des  douze  derniers  jours  de  mars 
et  des  trois  derniers  quartiers  1702  (3  p.)...  g3gtt  83 
9 juillet- 26  novembre  : au  sr  Le  Court,  ayant  l’in- 
spection des  ouvrages  de  la  grande  église  des  Invalides, 
pendant  le  dernier  quartier  1701  et  les  trois  premiers 

1702  (2  p.) 2 Aoott 

17  juillet  : à L’Assurance,  pour  ses  apointemens  en 
qualité  d’architecte  employé  dans  lad.  église  des  Inva- 
lides, pendant  le  2e  quartier  1702 25ott 

3i  décembre  : au  sr  François  Girardon,  sculpteur 
ordinaire  du  Roy,  pour  sa  pension  de  1701  . . . 2000** 
1A  février  1703  : au  sr  de  Cotte,  intendant  des  Bâ- 
timens, contrôleur  des  bâtimens  de  l’église  de  l’hôtel 
royal  des  Invalides,  pour  ses  apointemens  des  années 
1699,  1700,  1701  et  1702,  à 25oo**  par  an...  îoooo** 
Somme  de  ce  chapitre 212897**  85 

APOINTEMENS  D’INSPECTEURS  ET  INVALIDES. 

11  décembre  1701-5  novembre  1702  : à Brunault, 
inspecteur  à Vincennes , pour  ses  apointemens , du  mois 
d’octobre  1701  au  mois  de  septembre  1702  (9  p.)..  . . 

• 607**  1 os 

ier  janvier- 3i  décembre  : à Monplaisir,  invalide 
employé  à Fontainebleau,  pour  le  dernier  quartier  1 701 

et  les  trois  premiers  1702  (A  p.) 366** 

8 janvier- 3 1 décembre  : au  sr  Lachambre,  garde  à 
cheval  à Saclay,  qui  a soin  des  rigoles  de  Meudon , pour 
ses  apointemens,  du  mois  de  novembre  1701  au  mois 

de  décembre  1702  (7p.) 980** 

A Denis  Rosay,  autre,  à l’étang  de  Vieille -Eglise, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (7  p.). . 

63o** 

A François  Poirier,  autre,  au  Pré-Clos,  pour  idem 

(7  p.) 63o** 

A du  Trivier,  autre,  à Trappes,  pour  idem  (7  p.). . 

63  o** 

A Le  Maistre,  antre,  à un  des  pavillons  de  Trappes, 

idem  (7p.) 63o** 

A Martin,  autre,  au  Perray,  pour  idem  (7  p.).  63o** 
A Jean-François  Vialet,  autre,  au  Mesnil,  pour  idem 

(7  p.) 63o** 

A Gaspard  Fourgault,  dit  Bussigny,  garde  à pied  à 

Bue,  pour  idem,  à 20’  par  jour  (7  p.) 365** 

8 janvier- 19  novembre  : à Louis  Baccarit,  invalide 
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à Marlv,  pour  le  dernier  quartier  1701  et  les  trois  pre- 


miers 1702  (A  p.) 5Aott 

A Nicolas  Chevalier,  inspecteur  à Noisy,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (A  p.). . . . 5oott 
8 janvier  : à Charles  Masson,  inspecteur  à Marly. . . 
t8ott 


26  février  : aux  héritiers  de  Guillaume  Ramsay,  in- 
specteur à Monceaux,  pour  le  mois  d’octobre. ...  3itt 
26  février- 3 1 décembre  : à Ogilbie  Ramzay,  son  fils, 
pour  les  mois  de  novembre  et  décembre  1701  et  l’année 

1702  (5  p.) A26tt 

9 avril  : à Pierre  Mangnier,  neveu  et  héritier  de  feu 
Beaulieu,  garde  à l’estang  de  Vieille-Eglise,  pour  les 
apointemens  dud.  défunt  depuis  le  i*r  septembre  jusques 

et  compris  le  1A  octobre  1700 66tt 

16  juillet- 3 1 décembre  : à Rosay,  garde  à pied  sur 
la  chaussée  de  l’étang  du  Port-Royal,  pour  ses  apointe- 
mens des  huit  derniers  mois  1702  (A  p.) 2A6tt 

Somme  de  ce  chapitre 8087** 

GRATIFICATIONS. 

A décembre  1701  : à la  veuve  Le  Loup,  dont  le  fils 
a esté  blessé  à la  teste  en  servant  les  maçons  qui  tra- 
vaillent au  château  de  Versailles 3ott 

11  décembre  : à François  Coustillié,  jardinier  du 
Val,  pour  les  ravines  qu’il  a rétablies  par  plusieurs  fois 

dans  le  jardin  du  Val i5o^ 

ier  janvier  : à Jacques  Le  Comte,  charpentier,  et 
Jacques  Douville,  calfateur,  employez  sur  le  canal  de 
Versailles,  pour  les  services  qu’ils  ont  rendu  sur  le  canal 

de  Fontainebleau 1 Aott 

A NoëlCoste,  Nicolas  Savary,  matelots,  Urbin  Michel 
et  Pierre  Falet,  mariniers  de  rame  servans  sur  led. 
canal  de  Versailles,  pour  le  seryice  qu’ils  ont  rendu  sur 

le  canal  de  Fontainebleau i68tt 

A Pierre  Hainfray,  commis  à la  poste  de  Versailles, 
pour  le  soin  qu’il  a pris  des  lettres  et  paquets  concernans 

les  Bâtimens  pendant  1701 ioott 

Au  sr  de  la  Motte,  intendant  des  Bâtimens,  pour  le 
service  actuel  qu’il  a rendu  dans  les  Bâtimens  en  1701 

900^ 

8 janvier  : au  sr  Martin,  capitaine  commandant  les 
vaisseaux  du  canal  de  Versailles,  pour  le  voyage  qu’il  a 
fait  et  le  service  qu’il  a rendu  sur  le  canal  de  Fontaine- 
bleau en  1701 Aoott 

i5  janvier  : à Tinterlin,  pour  avoir  esté  par  trois 
diverses  fois  de  Paris  à Fontainebleau  pour  porter  des 
fruits  au  Roy 6ott 
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Au  sr  Brunault,  inspecteur  à Vincennes , pour  ses  soins 
pour  la  conservation  des  arbres  des  avenues  de  Vincennes , 

pendant  1701 3ooti 

Au  sr  Cochu,  contrôleur  à la  Machine,  par  gratifi- 
cation  6oott 

Au  sr  Brunault,  inspecteur  à Vincennes,  idem.  ioott 
i5  janvier- 3 1 décembre  : au  sr  Boucault,  garde- 
magasin  à la  Machine,  pour  1701  et  1702  (2  p.).  . . 

Aoott 

i5  janvier  : à Laurens,  plombier  à lad.  Machine, 

idem ioott 

Au  sr  Lespée,  greffier  des  Bâtimens,  pour  les  frais  de 
voyage  et  autres  dépenses  qu’il  a esté  obligé  de  faire 
pour  les  toisez  des  ouvrages  de  Fontainebleau.  . . 3oott 
20  janvier  : à Denis  Moreau,  dit  des  Noyers,  compa- 
gnon charpentier,  qui  s’est  blessé  en  travaillant  dans 

l’apartement  du  Roy 3ott 

A Antoine  de  Broche,  marinier  de  rame  du  Canal, 
qui  a eu  le  bras  cassé  en  désarmant  le  grand  vaisseau 

du  Canal 3ott 

29  janvier- 3i  décembre  : au  sr  Antoine,  pour  les 
six  derniers  mois  1701  et  les  six  premiers  1702  de  la 

pension  accordée  à son  fils  (2  p.) 5oott 

A Louis-Clément  Garnier,  jardinier  de  la  pépinière 
du  Roulle,  par  gratification  pour  1701  et  1702  (2  p.) 

âoott 

1"  février  : au  sr  de  Cotte  le  jeune,  contrôleur  à Fon- 
tainebleau, pour  les  voyages  et  dépenses  extraordinaires 
qu’il  a fait  en  1701  à l’occasion  des  nouveaux  bâtimens 
construits  pour  le  service  du  Roy  aud.  Fontainebleau.  . 

1000tt 

1 2 février  - 17  décembre  : aux  palfreniers  des  écuries 
du  Roy,  pour  les  fumiers  qui  leur  ont  été  pris  pour  les 
parquets  de  Fontainebleau,  en  1701  et  1702  (2  p.).  . 

i5 

12  février- 3 1 décembre  : au  sr  Germain,  inspecteur 
à cheval  sur  les  plants  et  pépinières,  pour  divers  voyages 
qu’il  a faits  pour  lesd.  plants  pendant  1701  et  1702  (2  p.) 

3oott 

19  février  : au  sr  d’Erville,  employé  au  bureau  des 

plants  et  desseins,  pour  les  voyages  et  menus  frais  qu’il 


a faits âoott 

Au  sr  Le  Pautbe,  dessinateur  et  graveur,  par  gratifi- 
cation  3oott 

Au  sr  Rivet,  dessinateur,  idem 3oott 

Au  sr  Carlier,  dessinateur,  idem 3oott 

Au  sr  Marquis,  dessinateur,  idem 3oott 

Au  sr  Villiard,  en  considération  de  l’inspection  qu’il 
a eu  sur  les  ouvrages  de  pavé  en  1701 3oott 
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Au  sr  Corneille,  peintre,  pour  sa  pension.. . . 700^ 
Au  sr  Coypel  le  jeune,  peintre,  pour  idem  . . . 5oott 

Au  sr  Desportes,  peintre,  idem 5oott 

Au  sr  Boulogne  l’aîné,  peintre,  idem 4oott 

Au  sr  Boulogne  le  jeune,  idem Aoott 


A M11®  Chéron,  de  l’Académie  royalle  de  peinture 
établie  au  Louvre,  en  considération  de  son  mérite  et 
du  progrès  qu’elle  fait  dans  la  peinture  et  dans  les  beaux-, 

arts 4oott 

A Madelaine  Boulogne  l’aînée,  de  lad.  Académie,  en 
considération  de  son  mérite  et  du  progrez  qu’elle  fait 

dans  la  peinture 4oott 

Au  sr  Vivien,  peintre  en  pastel,  pour  son  logement 

de  l’année  1701 aoott 

Au  sr  de  Saint-Georges  , historiographe  de  l’Académie 
de  peinture  établie  au  Louvre,  par  gratification,  pour 

l’année  1701 i5oH 

26  février  : à Bemy  Denis,  fontainier  à Trianon,  en 
considération  de  la  peinture  qu’il  a mis  aux  deux  cas- 
cades de  Trianon ioott 

A Galland,  Le  Basque  et  Boulanger,  garçons  du  ma- 
gasin des  démolitions  à Versailles,  pour  avoir  chacun  un 

just’àcorps  de  la  livrée  du  Roy ioott 

19  mars  - 3i  décembre  : à Jean  Merseron,  dit  La  Vio- 
lette, garde-magasin  du  canal  de  Versailles,  pour  le  soin 
qu’il  a eu  dud.  magasin  pendant  les  six  derniers  mois 

1701  et  l’année  1702  (3  p.) A5ott 

A Déroché  , garçon  plombier  à Saint-Germain-en-Laye, 
pour  le  service  extraordinaire  qu’il  r.  rendu  pendant 

l’année  1701 5ott 

A Louis  Baccary,  dit  Diligent,  soldat  invalide  employé 
à Marly,  pour  le  service  qu’il  a rendu  pendant  l’année 

1701 5ott 

26  mars  : au  sr  de  la  Motte,  intendant  des  Bâtimens, 
pour  la  pension  qui  luy  a esté  accordée  pendant  l’année 
dernière  1701,  à cause  des  soins  qu’il  prend  à la  vériffi- 

cation  des  toisez,  et  pour  y estre  présent 1 5oott 

Au  sr  Poërson , peintre,  pour  la  pension  qui  luy  a esté 

accordée  pendant  l’année  1701. 4oott 

Aux  héritiers  de  Pierre  Cottard,  architecte  des  Bâti- 
mens, pour  six  mois  et  dix  jours  de  la  pension  de  3oott 
par  an  que  Sa  Majesté  luy  a accordée  pendant  led.  temps 

pour  lui  donner  moyen  de  subsister i58tt  i3‘  8d 

9 avril  : aux  nommez  Bourgault  le  jeune  et  Tannevot, 
élèves  arpenteurs,  employés  sous  les  srs  Bourgault  et 
Matis  à leur  aydcr  à faire  les  arpentages  des  héritages 
occupez  par  les  travaux  des  environs  de  Versailles... 

3oott 

a 3 avril  : au  sr  Tanevot  père,  inspecteur  des  Bâtimens, 


pour  papiers,  crayons,  encre  et  plumes  qu’il  a fournis 
pour  dessiner  dans  les  Bâtimens  pendant  l’année  1701 

. i5ott 

A Etienne  Benac,  dit  La  Montagne,  archer  du  prévôt 
des  Bâtimens,  qui  a perdu  la  veüe  d’une  blessure  qu’il 
a reçu  à la  teste,  son  cheval  s’estant  abattu  sous  luy  en 
conduisant  des  ouvriers  de  Versailles  à Marly  pour  le 
service  du  Roy,  i5ott  de  gratification  accordée  par  S.  M. 
une  fois  payée,  pour  luy  donner  moyen  de  subsister.. 

i5ott 

23  avril- 3 1 décembre  : au  sr  Briot,  miroitier,  pour 
le  neltoyement  qu’il  a fait  des  glaces  dans  les  apartemens 
des  châteaux  de  Versailles,  Trianon,  Marly  et  Meudon, 

pendant  1701  et  1702  (3  p.) 900^ 

8 may  : à Soubras,  pour  4o  gros  maronniers  qui  ont 
esté  levés  dans  son  jardin  de  Villiers,  près  Montlhéry,  qui 

ont  esté  plantez  dans  le  jardin  de  Marly 4oott 

28  may  : à Luchet,  inspecteur  aux  Thuilleries,  pour 

son  justaucorps  blœu,  pour  l’année  1702 îoott 

28  may  : au  sr  Blanchard,  peintre  et  garde  à Paris 
des  tableaux  et  desseins  du  Roy,  pour  les  soins  extra- 
ordinaires qu’il  a eu  et  les  dépenses  qu’il  a fait  pour 
lesd.  tableaux  et  estampes,  tant  pour  le  charbon  qui 
a esté  consommé  pendant  les  trois  dernières  années, 
qu’autres  menus  frais  qu’il  a faits  pendant  1701 . . 5oott 
21  may  : à Charles  Amelot,  jardinier  de  Marly, 
outre  son  entretien,  à cause  du  nouveau  mai!  dans  le 
bosquet  du  costé  de  Marly  et  autres  augmentations  que 
S.  M.  a faites  dans  les  jardins  depuis  son  marché..  . 

i5oott 

1 1 juin  : à Pasquier  Souchet,  jardinier,  pour  le  soin 
qu’il  a pris  des  orangers  du  château  de  Fontainebleau 

pendant  l’année  dernière  1701 3oott 

3o  juillet  : au  s1'  Antoine,  pour  les  six  premiers  mois 

de  sa  pension  de  l’année  1702 

20  aoust-3i  décembre  : à Olivier  Fleurant,  fils 
d’OuiviER,  cy-devant  jardinier  à Trianon,  pour  les  six 
derniers  mois  1701  et  six  premiers  1702  (2  p.)..* 

3ooW 

A François  Lavechef,  dit  du  Parc,  jardinier  du  châ- 
teau neuf  de  Saint-Germain,  pour  les  fruits  nouveaux 
qu’il  a donnés  au  roy  et  à la  reyne  d’Angleterre. . 1 5ott 
3 septembre  : au  sr  Lefebvre,  prévost  des  Bâtimens, 
pour  les  soins  et  peines  extraordinaires  qu’il  s’est  donné 
à faire  fournir  de  chevaux  de  somme  et  voitures  pour  les 
transports  des  terres  des  ouvrages  faits  aux  deux  bosquets 

de  Marly,  pendant  l’hyver  dernier 6oott 

A Aubin,  garde  dud.  sr  Lefebvre,  en  considération 
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de  ce  qu’il  a perdu  un  cheval  en  exécutant  les  ordres 

qui  luy  ont  esté  donnés 

A Hécart,  autre  garde,  en  considération  des  chevaux 
qu’il  a esté  obligé  de  louer  à diverses  fois  pour  le  service 
desd.  travaux,  lorsque  son  cheval  a été  mis  sur  la  littière 

par  la  grande  diligence  desd.  travaux 5ott 

A Pillot,  poseur,  blessé  en  travaillant  à Trianon.. 

3o« 

1 5 octobre  : au  sr  Tailly,  inspecteur  des  Bâtimens  à 
Compiègne,  pour  le  soin  qu’il  a pris  de  faire  entretenir 
les  routtes  et  fossez  de  la  forest  de  Compiègne  pendant 

l’année  1701 i5ott 

A Claude  Tarlé,  marbrier,  pour  la  diligence  et  faux 
frais  qu’il  a fait  aux  cheminées  du  vestibule  de  Marly. . . 

200tt 

19  novembre  : à Nicolas  Mansier,  charpentier,  et 
Jacques  Fosse,  calfateur,  employez  sur  le  canal  de  Ver- 
sailles, pour  le  service  qu’ils  ont  rendu  sur  le  canal  de 

Fontainebleau 82^ 

A Joseph  Trevan,  Nicolas  Grandval,  Isaac  Busigny 

et  Adrien  Sénécal,  matelots,  pour  idem i23tt 

3i  décembre  : au  sr  Infray,  commis  à la  poste  de 
Versailles,  pour  les  soins  qu’il  a pris  des  lettres  et  pa- 
quets concernons  les  Bâtimens,  pendant  1702  ...  1 oott 
A Brunault,  inspecteur  à Vincennes,  par  gratification. 

100tt 

A luy,  pour  le  soin  qu’il  a pris  de  la  conservation  des 

arbres  en  1702 3oott 

Au  sr  Coquart  de  la  Motte,  intendant  des  Bâtimens, 
pour  le  service  actuel  qu’il  a rendu  dans  les  Bâtimens 

pendant  1702 900*1 

A luy,  pour  la  pension  qui  luy  a esté  accordée  par 
S.  M. , à cause  des  soins  qu’il  prend  à la  vérification  des 

toisez,  et  pour  y estre  présent i5oott 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 23755tt  i3s  8d 
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25  décembre  1701-31  décembre  1702  : à Boivinet, 
jardinier,  ayant  l’entretien  des  parterres,  tant  des  brode- 
ries que  gazon,  du  jardin  du  palais  des  Tuilleries,  des 
palissades  de  jasseminle  long  de  la  terrasse,  de  toutes  les 
allées  et  bosquets,  plants  d’arbres,  terrasses  du  côté  de 
l’eau,  fer  à cheval  et  le  tour  du  bassin  octogone  dudit 
jardin,  pour  ledit  entretien  pendant  les  trois  derniers 

quartiers  1701  et  les  deux  premiers  1702  (5  p.) 

825ott 

A la  veuve  Masson  et  Claude  Le  Juge,  sa  sœur,  ayans 


celuy  du  petit  jardin  à fleurs  des  Thuilleries,  pour  ledit 
entretien  pendant  le  même  temps  (5p.)...  2562tt  105 
ier  janvier  : à la  veuve  Charles  Le  Brun,  portier  de 
l’hôtel  des  Inspecteurs,  pour  les  apointemens  dudit 
deffunt  depuis  le  1"  juillet  jusqu’au  2 octobre  1701 . . 

9*tt 

1"  janvier- 3i  décembre  : à Louis  Parisot,  portier 
dudit  hôtel,  pour  les  trois  derniers  mois  1701  et  l’an- 
née 1702  (3  p.) A55tt 

A Le  Bled,  portier  de  l’hôtel  de  Limoges,  pour  ses 
apointemens  des  six  derniers  mois  1701  et  de  l’année 

1702  (3  p.) 5Aqtt 

ier  janvier- 17  décembre  : à Germain,  portier  du 
Cours  la  Reyne,  du  côté  des  Thuilleries,  pour  les  six 

derniers  mois  1701  et  Tannée  1702  (2  p.) 22 5H 

A Bacouël,  autre  portier,  du  côté  de  Chaillot,  pour 

les  mêmes  apointemens  (2p.) 225tt 

A Toireau,  garde  des  avenues  du  palais  des  Thuil- 
leries, pour  ses  apointements  pendant  le  même  temps 

(2  p.) 15°tt 

ier  janvier- 3 1 décembre  : à Seguin,  concierge  du 
château  du  Louvre,  2 00tt  pour  distribuer  à Henry  de 
Lionne  et  François  Parmentier,  pour  le  soin  qu’ils  ont 
eu,  pendant  1701  et  1702,  de  ballaver,  nettoyer,  allu- 
mer et  éteindre  le  feu  dans  les  salles  d’Académie  d’ar- 
chitecture, peinture  et  sculpture,  établie  au  Louvre,  et 

autres  petits  services  (2  p.) 200tt 

1er  janvier  : à Estienne  Bordé,  concierge  de  la  Sur- 
intendance  des  Bâtimens,  pour  ses  apointemens  des  trois 

derniers  mois  1701..  i25t* 

8 janvier-3i  décembre  : au  sr  Duru,  concierge  cl 
garde-meuble  du  château  de  Vincennes,  pour  ses  apoin- 
temens des  trois  derniers  quartiers  1701  et  des  deux 

premiers  1702  (5  p.) 225ott 

A Pierre  Thierry,  garçon  dudit  Duru,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (5  p.) Ô25tt 

A Nicolas  Délié,  autre  garçon,  pour  idem  (5p.)... 

Ô25tt 

1 5 janvier  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier,  ayant  l’en- 
tretien du  boulingrin,  du  château  neuf  de  Saint-Ger- 
main-en-Laye,  pour  l’augmentation  d’entretien  dudit 

jardin,  pendant  1701 25ott 

i5  janvier- 3 1 décembre  : à la  veuve  Carbonnet,  pour 
l’entretien  qu’elle  a au  jardin  des  Thuilleries,  y compris 
son  logement,  pendant  les  trois  derniers  quartiers  1701 

et  les  deux  premiers  1702  (A  p.) 75ott 

Au  sr  Le  Bouteux,  pour  celuy  du  jardin  de  l’Oran- 
gerie dudit  jardin,  pendant  le  même  temps  (A  p.). . . . 

1125tt 
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A Lamy,  portier  dudit  jardin  du  côté  du  pont  Royal, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (5  p.). . 

375^ 

A Le  Nez  , autre , du  côté  du  Manège , pour  idem  (5p.) 

375tt 

A Ducuemin,  portier  de  la  porte  aux  fumiers,  pour 

idem( 5 p.) 375tt 

29  janvier -5  novembre  : au  sr  Clinchant,  garde  du 

palais  des  Thuilleries  et  concierge  de  la  Salle  des  Co- 

médies dudit  palais,  ayant  le  soin  de  nettoyer  et  tenir 
propres  toutes  les  chambres  et  cours  d’iceluy,  pour  ses 
gages  des  trois  derniers  quartiers  i7oi(3p.).  322 5tt 
12  février- 26  novembre  : à la  veuve  Pallas,  con- 
cierge du  sérail  de  Vincennes,  pour  ses  apointemens  de 
i’annéei7oi  et  des  six  premiers  mois  i702  (3  p.).  900** 
26  février-  26  novembre  : à Henry-Thomas  de  Bugny, 
jardinier,  pour  l’entretien  dudit  jardin  de  Vincennes 
pendant  les  six  derniers  mois  i7oi  et  les  trois  premiers 

1702  (3  p.) 1125** 

A Chevillard,  fontainier,  pour  l’entretien  des  fon- 
taines de  Vincennes,  pendant  le  même  temps  (3  p.). . . 

A5o** 

Au  sr  Barrère,  concierge  du  palais  de  Luxembourg, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (3  p.). . 

75o** 

A Jubin,  jardinier,  pour  l’entretien  du  grand  parterre, 

pour  idem  (3  p.) i5oo** 

A la  veuve  Le  Maire  et  Estienne  Le  Maire,  son  fils, 
pour  l’entretien  du  jardin  de  M.  de  Guise,  idem  (3p.) 

A5o** 

A David  Tinemberg,  Suisse  de  la  porte  de  l’entrée 
dudit  palais,  pour  ses  apointemens  pendant  le  même 

temps  (3  p.) 22 5tt 

A Jean  Tinemberg,  Suisse  de  la  grille  à l’entrée  dudit 

jardin  (3p.) 2 25** 

A Pètre,  Suisse  de  ladite  grille,  idem  (3p.)..  2 2 5** 

A Michel  Le  Duc,  Suisse  de  la  basse  cour  sur  la  rue 

d’Enfer  (3  p.) 2 25** 

A Julien  Dujardin,  portier  de  la  basse  cour  sur  la  rue 

de  Vaugirard,  idem  (3p.) 2 2 5** 

A la  veuve  Bailly,  portière  de  la  Savonnerie,  pour 

idem  (3p.) 2 2 5** 

A Baradel  , portier  de  l’Observatoire , pour  idem  (3p.) 
i5o** 

ÉTAT  DES  ENTRETIENS  DE  FONTAINEBLEAU. 

1A  may  i702-iA  mars  i7o3  : à la  veuve  Julien  de 
Bray,  ayant  l’entretien  de  la  moitié  du  grand  parterre 


du  Tibre,  pendant  les  six  derniers  mois  1701  et  les  six 

premiers  i702  (A  p.) iooott 

A Gaspard  Guinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre  moi- 
tié, idem  (4  p.) 1000** 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  celui  du  jardin  des  Pins 

et  celui  de  l’étang,  pendant  idem  (A  p.) 7oott 

A Chatillon,  ayant  celui  du  jardin  de  la  Reyne  et  des 

orangers,  pendant  idem  (A  p.) 1600** 

A Gabriel  Dorchemer,  dit  La  Tour,  ayant  celui  du 

jardin  de  la  Conciergerie,  idem  (A  p.) ô5tt 

A la  veuve  Besnard,  tutrice  de  son  fils,  ayant  celui 

de  l’hôtel  d’Albret,  idem  (A  p.) îoo** 

A Chatillon,  pour  avoir  soin  de  nettoyer  l’étang  et 

les  canaux  du  jardin  des  Pins,  idem  (A  p.) 200** 

A la  veuve  Jean  Dubois,  peintre,  pour  le  nettoyement 

de  toutes  les  peintures,  idem  (A  p.) 600** 

A Jacques  Grognet,  couvreur,  ayant  celui  de  toutes 

les  couvertures , idem  ( A p. ) 3 1 Ao** 

A la  veuve  Tisserand,  ayant  celui  des  vitres,  idem 

(A  p.) i5oo** 

A la  veuve  Vieuxpont,  ayant  celui  du  jardin  potager 

et  fruitier  du  jardin  neuf,  idem  (A  p.) 180** 

A André  Girard,  ayant  celui  des  plombs  des  couver- 
tures, idem  (A  p.) 600** 

A Jean  Nivelon,  pour  le  nettoyement  du  jeu  du  Mail 

et  des  palissades,  idem  (A  p.) 108**  io* 

A Varin,  ayant  celui  des  espaliers  du  parc,  idem 

P-) 97&tt 

A Louis  Desbouts,  ayant  celui  des  allées  et  contre- 

allées  du  parc,  idem  (A  p.) 2100** 

Aux  Religieux  de  la  Charité  d’Avon , pour  leur  pension 

pendant  ledit  temps  (A  p.) ig5o** 

A Voltigeant,  ayant  celui  de  tous  les  batteaux  du 

canal,  pour  le  même  temps  (A  p.) 200** 

A Louis  Dubois,  concierge  du  logis  de  la  fontaine 

Belleau , idem  ( A p.  ) 1 5o** 

A Pion,  pour  le  soin  et  nourriture  des  carpes  et 

cignes  dudit  canal,  idem  (Ap.) i737** 

A Couturier,  ayant  le  soin  et  l’entretien  des  fon- 
taines, idem  (A  p. ) 1000** 

A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albret, 

idem  (A  p.) 100** 

A Toulet,  concierge  du  pavillon  où  loge  M.  le  Sur- 

intendant  des  finances,  idem  (A  p.) 200** 

A la  veuve  La  Salle,  concierge  de  la  Surintendance 

des  Bâtimens,  idem  ( A p.) 200** 

A Antoine  Gervais,  portier  du  parc,  idem  (A  p.).  . 
3oo** 
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A Cosme  Petit,  portier  de  la  cour  du  Cheval  blanc  et 

du  château  neuf,  idem  (4  p.) 2 00tt 

A Gabriel  Dorchemer  , concierge  dudit  château,  idem 

(Ap.) 3oott 

A Chatillon  , ayant  le  soin  et  l’entretien  de  l’horloge 
du  château,  pendant  ledit  temps  (A  p.) ioott 

a5  juin -26  novembre  : aux  Religieuses  Capucines, 
pour  l’entretien  de  leur  jardin  pendant  les  trois  derniers 


quartiers  1701  (3  p.) 3oott 

2 5 juin- 26  novembre  : au  sr  Couplet,  concierge  de 
l’Observatoire,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers 
mois  1701  et  des  six  premiers  1702  (2  p.) 5oott 


3 1 décembre  : aux  Religieux  de  la  Très-Sainte-Trinité 
du  couvent  fondé  à Fontainebleau,  pour  l’entretien  d’une 
lampe  d’argent,  garnie  de  ses  chaînons,  que  S.  M.  a 
donné  pour  brûler  jour  et  nuit  devant  le  très  saint  Sa- 
crement de  l’autel,  et  pour  la  fourniture  et  entretien 
des  ornemens  et  luminaire  pour  la  célébration  du  ser- 
vice divin,  pendant  la  présente  année 3oott 

Au  sr  Dupont  et  à Jéronime  Dupont,  sa  fille  aînée, 
pour  la  pension  que  S.  M.  luy  a accordée  à cause  de 
l’entretien  de  la  vollière  qu’il  avoit  avant  qu’elle  fût  con- 
vertie en  orangerie,  pendant  1702 6oott 

A Nicolas  Thierry,  ayant  la  garde  et  conciergerie  du 
chenil  neuf  et  du  vieux  qui  est  à présent  la  petite  écurie 

à Fontainebleau,  pour  ses  gages  de  1702 ioott 

A Nicolas  Dorchemer,  sur  le  nettoyement  des  cours 
du  château  de  Fontainebleau,  dont  il  estoit  chargé  et 
que  S.  M.  a suprimé  l’ayant  mis  à l’entretien,  suivant 
le  marché  qui  en  a esté  fait,  et  ce  pendant  1702.  iooH 
A Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien  et  répara- 
tion de  l’horloge  du  château  de  Fontainebleau,  pendant 

1702 ioott 

3i  décembre  : à Desplats,  ayant  la  charge  de  garde 
de  la  basse  cour  des  cuisines  du  château  de  Fontaine- 
bleau, pour  ses  gages  en  ladite  qualité 5ott 

A Charles  Picault  de  Dernault,  ayant  la  charge  de 
garde  de  la  basse  cour  du  Cheval  blanc,  idem.  37^  10' 
Au  sr  de  Courcelles,  garde-meuble  du  château  de 
Fontainebleau,  ayant  la  charge  de  faire  tendre  et  net- 
toyer les  meubles  dudit  château  et  veiller  à la  conserva- 
tion d’iceux,  pour  ses  gages 3oott 

2 5 mars  1703  : à Denis  Anceau,  fontainier,  retenu 
par  S.  M.  pour  avoir  soin  des  conduites  des  eaux  bonnes 
à boire  de  Versailles,  pour  ses  gages  de  1702.  .. . 6ott 
Somme  de  ce  chapitre 52  2i8tt  ios 


GAGES  D’OFFICIERS  ET  EMPLOYEZ. 

17  juillet  : au  sr  Courcelle,  garde-meuble  du  châ- 
teau de  Fontainebleau,  pour  ses  gages  en  ladite  qualité 

pendant  Tannée  dernière  1701 3oott 

7 aoust  : à Claude  Thuillier,  portier  de  la  porte  du 
parc  de  Saint-Germain-en-Laye  au  bas  des  descentes  du 
château  neuf,  pour  ses  gages  de  l’année  1701 ... . 75tt 
3i  décembre  : au  sr  Coquart  de  la  Motte,  Conseiller 
du  Roy  en  ses  Conseils,  intendant  et  ordonnateur  ancien 
de  ses  bâtimens,  jardins,  tapisseries  et  manufactures, 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages  à cause  de  sadite 

charge,  pendant  1702 A5oott 

Au  sr  Rlondel,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  in- 
tendant et  ordonnateur  alternatif  desdits  bâtimens. . . . 

4665+t 

Au  sr  de  Cotte,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  in- 
tendant et  ordonnateur  triennal  desdils  bâtimens,  A5oott 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages , et  6oott  pour  ceux  de  son 
commis  en  exercice,  pendant  la  présente  année.  5ioott 
Au  sr  Desgots,  contrôleur  général  ancien,  pour  trois 

quartiers  de  ses  gages  et  augmentation  d’iceux 

Ao8ott  1 gs  9d 

A Claude  Desgots  , jardinier,  retenu  pour  travailler  aux 
desseins  des  parterres  et  des  jardins  de  S.  M.  lorsqu’il 

sera  commandé,  pour  ses  gages 1200^ 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général  alternatif,  A 1 2,5tt 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmentation  d’iceux , 

et  6oott  pour  ceux  de  son  commis A 72 5^ 

Au  sr  Mollet,  contrôleur  général  triennal , pour  trois 
quartiers  de  ses  gages  et  augmentation  d’iceux.  Ai33tt 
A Me  Joseph  Rlondel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier 
général,  3i5ott  pour  trois  quartiers  de  ses  gages  de  la 
charge  de  trésorier  général  triennal  et  de  la  moitié  de 
celle  de  trésorier  général  ancien,  et  3oott  pour  ceux  de 

ses  premiers  commis 3A5ott 

A Me  François  Gabriel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier 

général,  pour  pareils  gages  que  cy-dessus 3A5oH 

Au  sr  François  Francines,  intendant  de  la  conduite 
et  mouvement  des  eaux  et  fontaines  de  S.  M.,  22  5ott 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmentation  d’iceux 
en  ladite  qualité,  7000^  à cause  de  l’entretien  des  fon- 
taines de  Rungis,  palais  de  Luxembourg,  Croix  du  Ti- 
roir et  château  du  Louvre,  et  8oott  pour  l’entretien  des 
fontaines  et  grottes  du  château  de  Saint-Germain-en- 

Laye ioo5ott 

Au  sr  de  Cotte,  architecte,  entretenu  pour  le  service 
desdits  bâtimens,  pour  ses  gages 2Aoott 
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Au  sr  Gabriel,  autre  architecte,  entretenu  pour  le 

service  desdits  bâtimens,  idem iooott 

Au  sr  Le  Maistre,  autre  architecte,  idem.  . . . tooott 
Au  sr  de  la  ïïire,  professeur  de  l'Académie  d’archi- 
tecture établie  au  Louvre,  pour  y tenir  les  conférences  et 

y enseigner  publiquement 1200^ 

Au  sr  Félibien,  historiographe  des  Bâtimens,  pour  ses 

gages  en  ladite  qualité taoott 

A Jean-François  Félibien,  ayant  la  garde  des  figures 
qui  sont  dans  le  magasin  des  Antiques  placé  au  Louvre, 

pour  scs  gages 4oott 

Au  sr  Coypel  père,  peintre  ordinaire  desdits  Bâtimens 

> 200H 

Au  sr  Friquet  de  Vaurose,  peintre  ordinaire  idem.. 

200tt 

A Nicolas  Bailly,  peintre  en  miniature , entretenu  pour 
le  service  desdits  Bâtimens 200^ 

ÉTAT  DES  GAGES. 

A François  Girardon,  sculpteur,  faisant  ordinairement 
les  modelles  et  ornemens,  tant  au  Louvre  qu’ ailleurs, 


pour  ses  gages aoott 

A Corneille  Van  Clève,  autre  sculpteur 200^ 

A Thomas  Renaudin,  autre 1 5o+* 

A Antoine  Coisevox,  autre 2oott 

A Pierre  Legros,  autre i5ott 

A Nicolas  Codstoc,  autre 200** 

A Pierre  Mazeline,  autre.  . 1 5ott 

A François  Deschamps,  marbrier 3o^ 


A Dominico  Cücci,  qui  fait  toutes  les  garnitures  de 
bronze  doré  des  portes  et  croisées  des  Maisons  Royalles. 


60^ 

A Sébastien  Le  Clerc,  graveur ioott 

A la  veuve  et  héritiers  de  Claude  Tricot,  maître  des 

œuvres  de  maçonnerie  des  Bâtimens 6ooH 

A Padl-Mathieu  Poisson  , maître  des  œuvres  de  char- 
penterie, pour  avoir  l’œil  sur  tous  les  charpentiers  des 

Maisons  Royalles 6oott 

A Jean  Dorbay,  maçon 3ott 

A Jacques  Mazière,  autre 3ott 

A Pierre  Le  Maistre  le  jeune,  autre 3ott 

A Jacques  Varignon,  autre 3ott 

A Gérard  Marcou,  autre 3ott 

A Jean  Mallet,  charpentier 3ott 

A Léonard  Le  Maistre,  autre 3ott 

Aux  héritiers  de  Michel  Remy,  menuisier 3ott 

A Jean  Denelle,  autre 3ott 

A Charles  Anguier,  autre 3o^ 

A Pierre  Roger,  serrurier 3ott 


î A André-Charles  Boule,  ébéniste 3ott 

A Jean  Opennordt,  autre 3ott 

A Gabriel  Janson,  vitrier 3ott 

A Bernard  L’Espinouze,  autre 3ott 

A Jacques  Lucas,  plombier 3ott 

A Louis  Regnou f,  paveur 3ott 

A Bon  Briot,  miroitier 3ott 

A Guillaume  Desauziers,  peintre  et  doreur.  . . . 3ott 

A Masselin,  chaudronnier. ...  3ott 

A Padelain  et  Varisse  , ramonneurs  de  cheminées.  6oH 


A Armand-Claude  Mollet,  jardinier,  retenu  pour  tra- 
vailler aux  desseins  des  parterres  et  des  jardins  de  S.  M. 

lorsqu’il  sera  commandé 5ooH 

A Jacques  Thuret,  horlogeur,  retenu  pour  entretenir 
toutes  les  pendules  des  bâtimens,  tant  à Paris  qu’à  Ver- 
sailles  3oott 

A René  Seguin,  concierge  du  château  du  Louvre,  pour 
tenir  nettes  toutes  les  grandes  et  petites  galleries,  les 

ouvrir  et  fermer ioo** 

A Duclos,  concierge  du  Collège  de  France,  pour 

deux  quartiers  de  ses  gages.  25tt 

A Henry  Soulaigre,  portier  du  vieux  château  de  Saint- 

Germain,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages 75** 

A Claude  Thuillier,  portier  de  la  porte  au  bas  des 

descentes  du  château  neuf. 75^ 

A Pierre  Binet,  portier  du  château  neuf  de  Saint- 

Germain 75b 

A Louis  Poisson,  peintre 3oH 

A Jean-Jacques  Aubert,  charpentier 3ott 

A Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte 3ott 

A Jean  Guesnon,  menuisier 3ott 

A Thomas  Valleren  , serrurier 3ott 

A Joseph  Rouiller,  autre 3ott 

Au  s1  de  la  Chevalleraye,  concierge  du  château  de 

Madrid i5ott 

Au  sr  de  Bosseuil,  concierge  du  château  de  Saint- 

Léger,  pour  deux  quartiers  de  ses  gages 2 25tt 

Au  sr  Avé  Bourgeon,  garde  des  fontaines  de  Pougues, 

pour  trois  quartiers  de  ses  gages 7 5t* 

A Gaulard,  concierge  de  l’hôtel  des  Ambassadeurs 

i extraordinaires ioott 

A luy,  pour  l’entretenement  d’un  jardinier  et  d’un 

| portier i5ott 

A la  veuve  Jacques  Barbier,  maçon 3ott 

i A la  veuve  Jean  Cuvillier,  marbrier 3ott 

20  may  i^o3  : à Goiton,  imprimeur  en  taille-douce 
de  la  Bibliothèque  du  Roy,  pour  ses  gages  en  ladite  qua- 
lité pendant  les  années  1 698  à 1702 5oott 

ier  avril- 3i  décembre  : à Nous,  pour  nos  gages,  tant 
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à cause  de  notre  charge  de  Surintendant  et  ordonnateur 
général  des  Bâtimens  du  Roy  et  pensions  attribuées  et 
unies  à icelle,  qu’en  qualité  de  premier  architecte  de 

S.  M.  pendant  la  présente  année  (4  p.) 49200" 

ier  octobre  - 3 1 décembre  : à M.  le  marquis  de  Saint- 
Hérent,  capitaine  et  concierge  du  château  de  Fontaine- 
bleau, pour  ses  gages  de  ladite  année,  outre  1200"  em- 
ployez dans  l’état  de  S.  M.  de  la  maîtrise  de  Melun  et  de 

Fontainebleau  ( 2 p. ) 38oo" 

Somme  de  ce  chapitre.  . 11 4668"  19*  9d 

DÉPENSES  DU  CHÂTEAU  DE  MEUDON, 

PAYÉES  DES  DENIERS  DE  DA  CASSETTE  DE  MONSEIGNEUR. 

11  janvier -3  décembre  : à Pierre  Le  Maistre  le 

neveu  et  Jacques  Varignon,  entrepreneurs,  à compte  des 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  font  au  château  de  Meu- 
don  (16  p.) 845oo" 

12  février- 3 décembre  : à Jean  Malet,  charpentier, 

sur  la  charpenterie  des  écuries  et  corps  de  garde  (i4  p.) 
31700" 

2 avril- 3 décembre  : à Jean  Guesnon,  menuisier,  sur  ■ 
la  menuiserie  qu’il  fait  aud.  château  (9  p.). . . . 8900" 

2 3 avril -3  décembre  : à Jacques  Lelong,  couvreur,  sur 
la  couverture  qu’il  fait  aud.  château  (8p.)....  A200" 

A Thomas  Vadleren,  serrurier,  sur  la  serrurerie  qu’il 
fait  aux  bâtimens  du  château  de  Meudon  (9  p.).  635o" 

A Jacques  Lucas,  plombier,  sur  ses  ouvrages  de  plom- 
berie (3p.) 800" 

A Pierre  Renard,  jardinier,  pour  menues  dépenses 

faites  audit  château 35"  16”  3d 

1 A may  - 3 décembre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur  ses 

ouvrages  de  pavé  (5p.) 35oo" 

4 juin  - 5 novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé  â 
divers  ouvrages  dans  la  dépendance  dudit  château  (3p.) 
63i"  1 A*  6d 


20  juin -3  décembre  : à Nicolas  Tiercelin,  sur  la 
grosse  peinture  qu’il  fait  aux  corps  de  garde , aux  écu- 
ries et  autres  endroits  dudit  château  (3p.) 65o" 

20  juin -3  décembre  : à Charles  Pougeois,  sur  la  vi- 
trerie qu’il  fait  audit  château  (3  p.) 600" 

i3  aoust-3  décembre  : à Jean  Denelle,  sur  la  me- 
nuiserie qu’il  fait  audit  château  (5  p.) 46oo" 

A Cuvillier,  marbrier,  et  à sa  veuve,  sur  ses  ouvrages 

à l’apartement  des  maronniers  (5  p.) 1A00" 

i3  aoust-5  novembre  : aux  nommez  Hardy,  Spingola 
et  Le  Moyne,  sculpteurs,  sur  les  ouvrages  de  sculpture 
en  plâtre  qu’ils  font  audit  apartement  des  maronniers 

(4  p.) 38oo" 

4 septembre -3  décembre  : à Robert  Lalande,  sculp- 
teur, sur  la  sculpture  en  bois  qu’il  fait  audit  apartement 

(4  p.) 2000" 

A Jules  Dugoulon,  sculpteur,  sur  la  sculpture  qu’il 

fait  audit  apartement  (4p.) 2 5oo" 

A Pierre  Lisqui  et  Claude  Tarlet,  marbriers,  sur 

leurs  ouvrages  audit  apartement  (4p.) 2600" 

7 octobre -3  décembre  : à Guillaume  Sautray,  fon- 
deur sur  les  moulures  de  bronze  doré  qu’il  fait  pour 

ledit  apartement  (3  p.) i3oo" 

7 octobre  : à Prieur,  pour  menues  dépenses  faites 

audit  château 92" 

3 décembre  : à Tarnot,  menuisier,  sur  les  ouvrages 
et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a fait  à la  cour  des 

offices  dudit  château i5o" 

A Dupuis,  serrurier,  sur  ses  ouvrages  au  même  endroit 

i5o" 

A La  Tronce,  terrassier,  sur  les  terres  et  immondices 
qu’il  a ôtés  de  la  cour  des  offices  de  Meudon,  et  menées 
aux  champs i5o" 

Somme  de  ce  chapitre ...  1 60609**  1 os  9d 


ANNÉE  1703. 

RECETTE. 


25  décembre  1702  : de  M.  Pierre  Gruyn,  garde  du 
Trésor  royal,  i5ooooo"  pour  employer  aux  dépenses 
que  le  Roy  a ordonné  estre  faites  en  ses  Bâtimens  pen- 
dant l’année  prochaine  1703,  et  i25oo"  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier i5i25oo" 


5 janvier  1 703  : de  luy,  5ooo"  pour  délivrer  à M.  l’ar- 
chevesque  de  Rouen  pour  une  année,  eschüe  le  3i  dé- 
cembre 1702,  du  loyer  de  deux  maisons  à luy  apparte- 
nantes rue  Vivien  à Paris,  occupées  par  la  Ribliothèque 
du  Roy,  et  Ai"  i3‘  Ad  pour  les  taxations.  5o4i"  i3s  Ad 
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De  luy,  12000**  pour  délivrer  au  sr  Deville,  sçavoir  : 
6ooo**  par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a 
pris  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne  pendant  l’année 
dernière  1702,  6ooo**  de  pension  extraordinaire  que 
S.  M.  luy  a accordée  pendant  la  mesme  année,  et  100** 

pour  les  taxations 12100** 

De  luy,  800**  pour  délivrer  à Jean  Massagati  et  Pal- 
marin  Palmarini  , anciens  gondolliers  vénitiens , par  grati- 
fication , en  considération  du  service  qu’ils  ont  rendu  sur 
le  canal  de  Versailles  pendant  1702,  et  6**  i3‘  4d  pour 

les  taxations 806**  i35  4d 

De  luy,  4oo**  pour  délivrer  au  nommé  Sodlaigre,  con- 
cierge du  château  vieux  de  Saint-Germain-en-Laye,  pour 
son  remboursement  des  dépenses  qu’il  a fait  pour  faire 
nettoyer  les  apartemens  et  cours  dudit  château  pendant 
l’année  dernière  1702  que  le  Roy  et  la  Reyne  d’Angle- 
terre v ont  logé,  et  3** 6 5 8d  pour  les  taxations 

4o3**  65  8d 

De  luy,  684**  5S  pour  délivrer  au  sr  curé  de  Mariv, 
sçavoir:  210**  pour  la  nonjouissance , pendant  l’année 
dernière  1 702 , de  75  arpens  de  pré  compris  dans  le  fond 
de  Marly,  et  47 4**  5S  pour  la  nonjouissance,  pendant  la- 
dite année,  de  la  dixme  des  terres  labourables  de  ladite 
cure  que  le  Roy  a fait  planter  en  bois , y compris  la  dixme 
du  troupeau  du  Trou  d’Enfer,  et  5**  1 4*  pour  les  taxa- 
tions  ' 689**  19* 

De  luy,  2000**  pour  délivrer  au  sr  Morlet  par  gratifi- 
cation, en  considération  du  soin  qu’il  a pris  des  plants 
d’arbres  des  jardins  et  avenues  des  Maisons  Royalles 
pendant  l’année  dernière  1702,  et  16**  i3"  4d  pour  les 

taxations 2016**  i35  4d 

De  luy,  1000**  pour  délivrer  au  sr  Ballon  fils,  par 
gratification,  en  considération  des  services  que  feu  son 
père  a rendus  dans  les  plants  d’arbres  desdits  jardins  et 
avenues,  et  8**  6’  8d  pour  les  taxations.  . . 1008**  6’  8d 
De  luy,  3oo**  pour  délivrer  à la  veuve  du  sr  Jourdan, 
cy-devant  inspecteur  dans  les  Bâtimens  et  jardins  du 
château  de  Versailles,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a 
accordé  pendant  l’année  dernière  1702,  en  considération 
des  longs  services  qu’il  a rendus  à S.  M.  en  ladite  qua- 
lité, et  2**  10’  pour  les  taxations 3o2**  io‘ 

De  luy,  375**  pour  délivrer  au  sr  prieur  curé  de 
Croissy-la-Ga renne  prez  Saint-Germain-en-Laye,  pour 
son  indemnité  delà  nonjouissance  des  dixmes,  pendant 
1 702 , sur  les  terres  acquises  au  nom  du  Roy  dans  ladite 
paroisse,  et  3**  2S  6d  pour  les  taxations. . . . 378**  2 5 6d 
De  luy,  4oo**  pour  délivrer  au  nommé  Chatillon,  jar- 
dinier de  l’orangerie  de  Fontainebleau,  par  gratification,  j 
en  considération  du  soin  qu’il  a pris  des  orangers  de  | 


S.  M.  pendant  l’année  1702,  et  3**  6S  8d  pour  les  taxa- 
tions  4o3**6a8d 

De  luy,  3oo**  pour  délivrera  la  veuve  d’OLiviER  Fleu- 
rant, jardinier  de  Trianon,  par  gratification  pendant 
1702,  pour  luy  donner  moyen  de  subsister  avec  ses  en- 
fants, et  2*t  ios  pour  les  taxations 3o2**  ios 

De  luy,  i5oo**  pour  délivrer  au  sr  Gobert,  cy-devant 
intendant  des  Bâtimens,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy 
a accordée  pendant  la  présente  année  pour  luy  donner 
moyen  de  subsister  avec  sa  famille , et  1 2**  1 os  pour  les 
taxations 1 5 1 2**  io° 

26  janvier  : de  luy,  934**  9“  pour  employer  au  paye- 

ment des  dédomagemens  et  nonjouissances  des  terres, 
châtaigneraies,  friches  et  autres  hériltages  occupez  par 
le  camp  du  régiment  du  Roy,  marqué  prèz  de  Béchevet, 
paroisse  de  Luciennes,  pendant  l’année  dernière  1702, 
et  7**  i5“  gd  pour  les  taxations 942**  4“  qd 

17  mars  : de  luy,  1180**  pour  délivrer  aux  principal, 
procureur  et  boursiers  du  collège  de  Cambray,  pour  le 
dédomagement , pendant  l’année  1 7 0 2 , de  leurs  bâti  mens 
qui  ont  esté  démolis  par  ordre  du  Roy  pour  la  construc- 
tion du  Collège  de  France,  et  q**  i6s  8d  pour  les  taxations 

n89tti6s8d 

9 juillet  : de  luy,  283o**  pour  employer  au  payement 
des  indemnités  que  le  Roy  a accordées  aux  officiers  des 
bâtimens  et  jardins  de  son  château  de  Fontainebleau, 
en  considération  du  bon  état  de  leurs  entretiens  pendant 
l’année  1702,  et  23**  11*  8d  pour  les  taxations  du  tré- 
sorier  2853**  us8d 

De  luy,  3ooo*+  pour  délivrer  au  sr  Marigneii  par  grati- 
fication ordinaire,  en  considération  du  travail  extraordi- 
naire qu’il  a fait  pour  la  vérification  et  le  payement  des 
vieilles  debtes  des  Bâtimens  du  Roy,  et  2 5**  pour  les 

taxations 30  2 5** 

8 may  : de  luy,  3ooo**  pour  délivrer  aux  prestres  de 
la  Mission  établis  à Fontainebleau,  pour  leur  subsistance 
et  entretennement  pendant  les  six  premiers  mois  de  la 
présente  année  1703,  y compris  les  taxations.  . 3ooo** 

27  septembre  : de  luy,  76808**  7*  5dpour  employer  au 
payement  des  vieilles  debtes  des  Bâtimens,  rembour- 
semens  d’héritages  acquis  au  nom  du  Roy  de  divers 
particuliers , et  loyer  des  maisons  occupées  par  les  Mous- 
quetaires à la  Halle-Barbier  pendant  les  années  précé- 
dentes, et  64o**  13  6d  pour  les  taxations  du  trésorier.  . 
77448**  8S  iod 

De  luy,  660695**  pour  employer  au  payement  des 
dépenses  que  le  Roy  a ordonné  estre  faites  en  ses  Bâti- 
mens pendant  la  présente  année,  outre  les  fonds  cy-devant 
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faits,  et  55o5tt  i55  iod  pour  les  taxations  du  trésorier. 

666200++  îS’  iod 

28  novembre  : de  luy,  600++  pour  délivrer  à la  veuve 
du  feu  sr  Manessier,  trésorier  général  des  Bâtimens,  pour 
la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée  et  à ses  filles,  pen- 
dant la  présente  année,  pour  leur  donner  moyen  de  sub- 
sister, et  5++  pour  les  taxations  du  trésorier 6o5++ 

De  luy,  3oo++  pour  délivrer  au  nommé  Cuccy,  ébéniste 
et  fondeur,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée 
pendant  la  présente  année  1703,  et  2++  10*  pour  les 

taxations 302++105 

18  décembre:  de  luy,  2000+t  pour  délivrer  au  sr  Des- 
godets, architecte,  pour  ses  apointemens  pendant  1703, 

et  1 6++  i3s  Ad  pour  les  taxations 2016++  i3 s Ad 

De  luy,  eooott  pour  délivrer  au  sr  Desgots  par  gra- 
tification , en  considération  du  service  qu’il  a rendu  dans 
les  Bâtimens  pendant  1 703,  et  16++  i3s  Ad  pour  les  taxa- 
tions  2016++ 1 3*  Ad 

De  luy,  i5oo++ pour  délivrer  au  nommé  Bailly,  peintre, 
ayant  la  garde  des  tableaux  du  Roy,  pour  ses  apointemens 
pendant  la  présente  année  1708,  et  12+t  105  pour  les 

taxations i5i2+t  ios 

De  luy,  1 2 oott  pour  délivrer  au  sr  Dufbesny  de  Ri- 
vière, l'un  des  dessinateurs  des  jardins  de  S.  M.,  pour 
ses  gages  en  ladite  qualité  pendant  l’année  eschue  le 
2 1 septembre  dernier,  et  1 o++  pour  les  taxations . 1210++ 
De  luy,  q3 A++  9”  pour  employer  au  payement  des  dé- 
domagemens  et  nonjouissance  des  terres,  cliâtaignerayes, 
friches  et  autres  hériltages  occupez  par  le  camp  du  ré- 
giment du  Roy,  marqué  prez  de  Béchevet,  paroisse  de  Lu- 
cienne, pendant  la  présente  année  1703,  et  7++  i5’9d 

pour  les  taxations 9 A 2++  A’  gd 

1 1 décembre  : de  luy,  3ooo++  pour  délivrer  aux  pres- 
tres  de  la  Mission  établis  à Fontainebleau,  pour  leur 
subsistance  et  eritrelennement  pendant  les  six  derniers 
mois  1 703 ‘.  . . . . 3ooo++ 

RECETTE  PARTICULIÈRE  l^OÜ. 

7 janvier  : de  la  somme  de  1A000++,  provenant  de  la 
cassette  de  Monseigneur  , sçavoir  : i388A++  6S  pour  estre 
employée  à compte  des  ouvrages  qu’il  fait  faire  à Meudon 
en  la  présente  année,  et  11 5++  iAs  pour  les  taxations.  . . 

1A0OO++ 

16  janvier  : de  la  somme  de  100000+t,  provenant  de  | 
la  cassette  de  Monseigneur , sçavoir:  9917 3^  1 pour  \ 
estre  employée  à compte  des  ouvrages  qu’il  a fait  faire  à j 
Meudon  en  la  présente  année,  et  826++  65  pour  les  taxa- 
tions   1 ooooott 

COMPTES  DES  BATIMENTS,  IV. 


19  janvier  : de  M.  de  la  Cour,  trésorier  général  de 

l’hôtel  royal  des  Invalides,  1 ooooott,  suivant  l’ordre  à luy 
donné  par  M.  Chamillart  de  cejourd’huy,  pour  estre  em- 
ployée aux  dépenses  faites  à l’église  dudit  hôtel  pendant 
la  présente  année,  ladite  somme  payable  par  chacun  des 
dix  premiers  mois  de  la  présente  année,  à raison  de 
îoooott  par  mois looooott 

A février  : de  la  somme  de  iAooo++,  provenant  de  la 
cassette  de  Monseigneur,  sçavoir:  1 3884++  6S  pour  estre 
employée  à compte  des  ouvrages  qu’il  fait  faire  à Meudon 
en  la  présente  année,  et  1 i5+t  1A5  pour  les  taxations..  . 

1A000++ 

De  Simphorien  Potier,  g3 o+t  pour  une  année  escheue 
le  dernier  décembre  1702  du  loyer  des  prez  et  terres 
plantées  en  ozier  qui  sont  dans  les  isles,  proches  de  la 

Machine,  apartenantes  au  Roy g3ott 

A mars  : de  la  somme  de  iAooo++,  provenant  de  la 
cassette  de  Monseigneur,  sçavoir:  1 38 8 4+t (j3  pour  estre 
employée  à compte  des  ouvrages  qu’il  fait  faire  à Meudon 
en  la  présente  année,  et  1 î 5+t  1 A*  pour  les  taxations..  . 

iAooo+t 

2 5 mars  : de  François  Gabriel,  Conseiller  du  Roy, 

trésorier  général  de  ses  Bâtimens,  20000++  faisant  partie 

de  plus  grande  somme  restante  en  ses  mains  de  son 
exercice  de  l’année  1702  du  fonds  destiné  par  S.  M.  pour 
le  payement  des  dépenses  du  bâtiment  de  l’église  de 

l’hôtel  royal  des  Invalides 20000++ 

icr  avril  : de  la  somme  de  îAooott,  provenant  de  la 
cassette  de  Monseigneur,  comme  il  est  énoncé  de  l’autre 

part 1A000++ 

Du  sr  Pigoreau,  60++,  restante  de  celle  de  67*+  1 os  pro- 
venant de  la  vente  de  quelques  équipages  du  sr  Le 
Maistre  , entrepreneur  de  l’acqueduc  de  Maintenon , apar- 
tenans  à S.  M.,  attendu  qu’ils  sont  passez  audit  Le 
Maistre  dans  le  compte  que  le  sr  Bobelin  a fait  avec 

luy 60++ 

Des  particuliers  qui  ont  jouy  des  herbes  et  pesches  de 
la  nouvelle  rivière  d’Eure,  depuis  Pontgouin  jusqu’à  Ber- 

chère.  pendant  l’année  dernière  1702 800+t 

8 avril  : de  divers  particuliers,  pour  le  prix  des  fagots, 
bois  de  corde  et  autres,  vendus  au  profit  du  Roy,  prove- 
nant des  eslagucmens  faits  aux  arbres  des  avenues  des 
Maisons  Royalles  pendant  les  mois  de  janvier  et  février 

derniers 2892++  65  id 

26  avril  : du  nommé  Mesnard,  marbrier,  pour  le  prix 
de  9 pouces  1 1 lignes  cubes  de  marbre  de  Languedoc, 
et  de  5 pouces  3 lignes  de  verd  de  Campan , à raison  de 
16++  le  premier  et  9 5+t  le  deuxième a 3+t  As  5d 

20  mav  : de  divers  particuliers,  pour  le  prix  des 
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vieux  bois  de  charpente  usez  et  deffectueux  provenans 
des  démolitions  dans  la  Machine,  lesquels  ont  esté 
débitez  en  bois  de  corde  et  vendus  au  profit  du 

Roy 267** 

6 may  : de  la  somme  de  1 Aooo**,  provenant  de  la  cas- 
sette de  Monseigneur,  comme  il  est  énoncé  de  l’autre 

part 1A000** 

De  Pierre  Lefebvre,  pour  le  prix  de  quinze  ormes 
provenans  d’une  avenue  de  l’ancien  parc  de  Vincennes. 

. 6o** 

Du  nommé  Lavergne,  entrepreneur,  pour  le  prix  de 
70  toises  cubes  de  moilon , provenans  des  pans  de  mur  de 
l’ancien  parc  de  Vincennes,  qui  luy  a esté  vendu  au  pro- 
fit du  Roy 56o** 

3 juin  : de  Pierre  Leclerc,  dit  Pitre,  pour  le  prix  de 
cinq  milliers  de  fagots , provenans  des  eslagues  des  plants 
et  allées  du  petit  parc  de  Saint-Germain-en-Laye , à raison 

de  5**  le  cent 25o** 

De  la  somme  de  1A000**,  provenans  de  la  cassette  de 

Monseigneur,  comme  il  est  énoncé  de  l’autre  part 

îAooo** 

ier  juillet  : de  la  somme  de  1 Aooo**,  comme  ci-dessus 
1A000** 

1 1 juillet  : du  nommé  Mazière  l’ainé,  sculpteur,  poul- 
ie prix  de  quatre  blocs  de  marbre  de  brèche  grise,  conte- 
nant 75  pieds  9 pouces  cube,  d’un  bloc  de  marbre  de 
Languedoc,  contenant  12  pieds  A pouces  cubes,  et  d’une 
trenche  de  Bourbonnois , contenant  2 pieds  9 pouces  6 li- 
gnes cubes,  lesquels  ensemble  luy  ont  esté  livrez  du  ma- 
gasin du  Roy,  à raison  de  16**  le  pied  cube  ....  iA5A** 

5 aoust  : de  la  somme  de  1A000**,  provenant  de  la 
cassette  de  Monseigneur,  comme  il  est  énoncé  d’autre 
part 1 Aooo** 

12  aoust  : de  la  somme  de  39760**,  provenant  delà 

cassette  du  Roy,  pour  estre  employée,  sçavoir  : 39A21** 
9’  g1*  à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  que  S.  M.  a 
ordonné  estre  faits  pour  la  clôture  de  l’augmentation  du 
parc  de  Marly,  et  828**  io‘  3d  pour  les  taxations  de  la- 
dite somme 39760** 

26  aoust:  d’ANToiNF.  Coysevox,  sculpteur,  pour  le  prix 
d’un  bloc  de  marbre  brèche  grise,  toisant  en  cube 
89  pieds,  qui  luy  a esté  livré  du  magasin  de  S.  M.,  à rai- 
son de  16**  le  pied  cube 6 2 A** 

Du  nommé  Ménard,  marbrier,  pour  le  prix  de  deux 
blocs  de  marbre  de  Languedoc,  toisant  en  cube  60  pieds 
5 pouces  5 lignes,  et  un  bloc  de  brèche  grise,  2 3 pieds 
5 pouces,  toisant  les  trois  ensemble  8 A pieds  A pouces, 


qui  luy  ont  esté  livrez,  à raison  de  16**  le  pied  cube.  . . 

1 3 A A*+  8 8 8d 

9 septembre  : do  divers  particuliers,  pour  le  prix  du 
poisson  qui  a esté  pesché  dans  les  étangs  du  nouveau 
Saclay,  du  Pcrray  et  de  La  Tour,  des  lizières  de  bois  taillis, 
et  autres  choses  vendues  au  profit  du  Roy  pendant  l’an- 
née 1702 1268**  2 8 

. 8 septembre  : de  la  somme  de  1A000**,  provenant  de 
la  cassette  de  Monseigneur,  comme  il  est  énoncé  d’autre 

part 1A000** 

17  septembre  : du  s1'  Desjardins,  sculpteur,  pour  le 
prix  d’une  cuvelte  de  cuivre  rouge  qui  estoit  inutile  à la 
Machine,  pesant,  avec  la  soudure  etligamens,  5i2  livres, 

à raison  de  i6s  la  livre A09+*  12* 

De  la  somme  de  397.60**,  provenant  de  la  cassette  du 
Roy,  pour  estre  employée , sçavoir:  39  A 21**  qs  9d  au  rem- 
boursement des  terres  acquises  au  nom  du  Roy  pour 
l’augmentation  de  son  parc  de  Marly,  et  328**ios3d 

pour  les  taxations 397.60** 

6 octobre  : delà  somme  de  îAoop**,  provenant  de  la 

cassette  de  Monseigneur 1A000** 

ier  novembre  : de  la  somme  de  5200**,  provenant  de 
la  cassette  de  Monseigneur,  dont  5 1 5 2+* , à compte  de  la 
dorure  de  la  place  des  maronniers,  et  A 8**  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier 6200** 

A novembre  : d’HoNORÉ  Bertaude,  jardinier  à Toulon, 
pour  une  année,  escliue  le  3o  avril , de  la  rente  qu’il  doit 
du  jardin  de  S.  M.  à Toulon,  suivant  le  traité  du  8 juin 
1697,  fait  à Guillaume  Le  Roy,  au  lieu  duquel  ledit.  Ber- 
taude a été  subrogé  par  acte  du  7 mai  de  l’année  1701 

. 100" 

6 novembre  : du  sr  de  la  Motte,  commis  au  bureau 
de  M.  Gabriel,  pour  le  prix  de  19711  livres  pesant  de 
plomb  qui  luy  a esté  livré  du  magasin  du  Roy,  à raison  de 

1 26**  le  millier 31691**  17”  6'1 

A novembre  : de  la  somme  de  1A000**,  provenant  de 
la  cassette  de  Monseigneur,  comme  il  est  cy-devant 

énoncé . 1A000** 

26  novembre  : du  nommé  Crocquoison,  maçon,  pour 
le  prix  de  quatre  poutres  provenant  des  démolitions  taites 

au  Chenil 1 60** 

10  décembre  : de  la  somme  de  26000**,  provenant  de 
la  cassette  du  Roy,  sçavoir:  26786**  pour  employer  aux 
dépenses  du  nouveau  bâtiment  que  S.  M.  a ordonné  estre 
fait  à Marly,  adossé  contre  les  corps  de  garde  suisse  et 

françois,  et  21.6**  pour  les  taxations i 26000** 

De  la  somme  de  1A000**,  provenant  de  la  cassette  de 
Monseigneur,  comme  il  est  cy-devant  énoncé  . 1A000** 
20  février  170A  : de  M.  François  Gabriel,  trésorier  des 
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Bâtimens,  i6ooo+*  faisant  partie  de  plus  grande  somme 
qu’il  a reçeue  de  la  cassette  de  Monseigneur  en  la  pré- 
sente année,  pour  estre  employée  au  remplacement  des 
dépenses  que  Monseigneur  a ordonné  estre  faites  à Meu- 

don  pendant  ladite  année  dernière 16000 M 

22  octobre:  de  la  somme  de  248oott  3S  7d,  à quoy 
monte  le  reliquat  du  compte  de  l’année  1701,  arresté  ce- 

jourd’huy 248oott  3S  7e1 

3o  may  1706  : des  particuliers  locataires  des  maisons 


apartenantes  au  Roy  à Paris,  pour  le  prix  de  leurs  baux 

pendant  l’année  1703. 1 5gott 

4 novembre  1703:  d’HoNNORÉ  Bertaude,  jardinier  à 
Toulon,  pour  une  année,  échue  le  3o  avril  dernier,  de  la 
rente  qu’il  doit  du  jardin  de  S.  M.  à Toulon , suivant  le 
traité  qui  en  a esté  fait  avec  Guillaume  Le  Roy,  aussi 
jardinier  à Toulon,  le  8 juin  1697,  pour  six  ans,  aux 
lieu  et  place  duquel  led.  Bertaude  a esté  subrogé  par 
acte  du  7 may  1701 100*1 


DÉPENSE. 


CHATEAU  DE  VERSAILLES. 


MAÇONNERIE. 

3o  décembre  : à Jacques  Mazière  , Gérard  Marcou 
et  Jacques  Varignon,  entrepreneurs,  sur  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’ils  font  pour  la  construction  de  la  cha- 
pelle du  château  de  Versailles 2000** 

7 janvier -3o  décembre  : aud.  Jacques  Mazières,  sur 
les  réparations  de  maçonnerie  qu’il  fait  à la  Ménagerie 

de  Versailles  (10  p.) i5ooott 

21  janvier- 8 avril  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  maçon- 
nerie dans  le  parc  de  Versailles  (4  p.) 35oo** 

6 may- 21  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  ma- 
çonnerie à Trianon  (7  p.) i5ooo** 

9 septembre- 28  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

maçonnerie  au  château  (2  p.) 3ooo** 

3o  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  et  réparations 
à la  tablette  du  pourtour  de  l’isie  royalle  dans  le  jardin. 

îooo** 

A luy,  parfait  payement  de  987 1 7*  q,t,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en 
la  dépendance  du  château  de  Versailles  et  au  palais  de 
Trianon,  depuis  le  ier  janvier  1700  jusqu’au  dernier 

avril  1702 232i5tt7“gd 

11  mars:  à Daufresne,  maçon,  pour  avoir  posé  et 
nettoyé  les  garnitures  de  toile  des  cheminées  du  château 

de  Versailles i66ttio5 

21  octobre  : à Adenet,  maçon,  pour  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a faits  dans  les  apartemens  de  MM.  de 
la  Rocheguion  et  de  Liancourt,  au  château  de  Versailles, 


en  1 701 v . 46g**  i8a 

3 juin  : à Denis  Anceau,  fonfainier,  sur  les  ouvrages 
de  ciment  qu’il  fait  à la  Ménagerie 200** 


Somme  de  ce  chapitre..  . . 6355itt  i5s  9d 


JARDINAGES  ET  TERRASSES. 

6 may  - 3o  décembre:  à Pierre  Durel,  jardinier,  à 
compte  du  treillage  d’échalats  qu’il  fait  dans  les  cours 


de  la  Ménagerie  et  de  Trianon  (6p.) 2000*1 

21  octobre:  à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pitre,  pour  les 
perches  de  bois  de  chesne  qu’il  a fourni  pour  les  jardins 
du  palais  de  Trianon 125** 


A luy,  sur  le  nettoyement  qu’il  fait  du  Canal  prez  le 
chemin  de  la  Ménagerie  du  château  de  Versailles,  5oo** 

21  janvier- 9 septembre  : à Denis  Butteau,  voiturier, 
pour  les  fumiers  et  terraux  qu’il  a fournis  pour  les  jardins 
de  Trianon  et  orangers  du  château  de  Versailles  (3  p:). 
856tt 

11  mars  : à la  veuve  Florent  Félix,  terrassier,  par- 
fait payement  de  91 4**  i3s  4d,  à quoy  montent  les  terres, 
vases  et  immondices  qu’elle  a fait  tirer  de  la  pièce  d’eau 
le  long  du  chemin  de  la  Ménagerie  et  transporter  hors 
le  parc  de  Versailles 2 1 4*1  1 3S  4d 

22  juillet- 21  octobre:  à Haghart,  terrassier,  sur  la 

fouille  et  transport  des  terres  des  fossez  du  jardin  de 
Trianon  (4p.) 900** 

Somme  de  ce  chapitre 4 5 9 5 i3s  4d 

SABLE  DE  RIVIÈRE. 

11  mars  : à Jean  Belly,  dit  Devienne,  voiturier, 
parfait  payement  de  2920**  173,  à quoy  monte  le  sable 
de  rivière  qu’il  a voituré  du  port  des  Moulineaux  dans 

les  jardins  de  Versailles  et  Trianon  pendant  1702 

420*+  1 7' 

9 septembre- 28  octobre  : à luy,  à compte  du  sable 
qu’il  voiture  dans  lesd.  jardins  de  Versailles  (3p.).... 
1500*1 

1 1 mars  : à Jacques  Aymond  , pescheur,  parfait  paye- 
ment de  2428*1  1 6®,  à quoy  monte  le  sable  de  rivière 


59. 
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qu’il  a tiré  de  la  rivière  de  Seyne  et  voilure  dans  les 


jardins  de  Trianon 32811  163 

9 septembre- ai  octobre  : à luy,  à compte  du  sable 
qu’il  tire  et  voiture  à Trianon  (3p.) i5oott 


1 1 mars  : à Louis  Delagarde  , pescheur,  parfait  paye- 
ment de  569'+  ios,  à quov  monte  le  sable  qu’il  a tiré 
de  la  rivière  de  Seyne  pour  les  jardins  de  Versailles  et 


de  Trianon 369^  io‘ 

Somme  de  ce  chapitre A 1 1 g11  3 3 


CHARPENTERIE. 

7 janvier -23  octobre  : à Jean  Malet,  charpentier,  à 
compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  au  châ- 
teau de  Versailles  en  la  présente  année  (5  p.)  . igoott 
6 may  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à la  Ménagerie.  3oott 
3 juin-3o  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  char- 
penterie à Trianon  (5  p.) nBoo11 

a5  novembre  : à luy,  parfait  payement  de  6g85tt  103 
5d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a 
faits  tant  au  château  et  dépendances  qu’à  la  Ménagerie 

depuis  1696  jusqu’en  1701 2 585^  io35d 

21  octobre  : à Vallée,  charpentier,  pour  les  ouvrages 
de  charpenterie  qu’il  a faits  à l’apartement  de  Mme  de 

Chatillon,  au  château  de  Versailles 72^ 

A luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a faits  aux  apartemens 
de  MM.  de  la  Rocheguion  et  de  Liancourt,  and.  château, 

en  1701 37 Att 

Somme  de  ce  chapitre 8o3itt  io35d 

COUVERTURE. 

23  janvier- 1 5 juillet  : à Gilles  Charuel,  couvreur, 
à compte  des  rétablissemens  de  couverture  qu’il  fait  au 

château  de  Versailles  (3p.) 8ooH 

9 septembre -3o  décembre  : à luy,  à compte  de  ses 

ouvrages  à Trianon  (à  p.) 1200^ 

2 5 novembre  : à luy  et  à la  veuve  Yvon,  parfait  paye- 
ment de  ioA83h  7’  Gd,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
couverture  qu’ils  ont  faits  aud.  château  pendant  les  an- 


nées 1700,  1701  et  1702 i583tt  73  6d 

Somme  de  ce  chapitre 3583tt  7’  6d 


MENUISERIE. 

7 janvier- 28  octobre:  à Barthélémy  du  Cors,  me- 
nuisier, à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  et  des 
caisses  qu’il  fait  pour  l’orangerie  du  château  de  Versailles 


(l  1 p.) 5200** 

9 septembre- 3o  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages 

de  menuiserie  qu'il  fait  à Trianon  (A  p.) igoott 

11  mars- 21  octobre  : à Jean  Guesnon,  menuisier,  à 


compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  au  château 
de  Versailles  (6p.) 33ooH 

17  juin- 22  juillet  :à  luy  et  Nelle,  sur  leurs  ouvrages 
de  menuiserie  aux  apartemens  de  Trianon  (2  p.)  5oooH 

11  mars- 8 avril  : à Charles  Anguier,  menuisier,  à 
compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  au  château 
de  Versailles  (2  p.) iooott 

21  octobre  : à Esmont,  menuisier,  sur  ses  ouvrages 
de  menuiserie  à l’apartement  de  MM.  de  la  Rocueguion 
et  de  Liancourt,  aud.  château,  en  1702 789**  1 63 

11  mars-28  octobre:  à Jean  Denelle,  menuisier, 
sur  ses  ouvrages  de  menuiserie  au  château  de  Versailles 
(2  p.) 800N 

7 janvier-11  mars  : à Marteau,  menuisier,  sur  ses 
ouvrages  pour  les  apartemens  du  chasteau  de  Versailles 
(9  p.) 700^ 

21  janvier-3o  décembre  : à Pierre  Dejan,  dit  Tou- 

louzin,  menuisier,  à compte  des  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  fait  au  château  de  Versailles  (2p.) 35ott 

22  avril -3  juin  : à luy,  sur  ses  ouvrages  et  réparations 

de  menuiserie  à la  Ménagerie  (A  p.) 8oott 

22  juillet— 1 1 novembre  : à luy,  pour  avoir  déposé  les 
doubles  châssis  des  croisées  des  grands  apartemens  et 

les  avoir  remis  en  place  (2p.) 202^ 

21  janvier- 21  octobre  : à Jacques  Loizeleür,  mar- 
chand de  bois,  pour  les  planches  de  balteau  et  de  chesne 
qu’il  a fournies  pour  les  bàtimens  de  Versailles  (A  p.). . 
1200tt 

Somme  de  ce  chapitre 2i2Aitt  163 

SERRURERIE. 

7 janvier- 25  novembre:  à Nicolas  Desjardins,  ser- 
rurier, parfait  payemenl  de  386A8N  183  2d,  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  tant  au  châ- 
teau de  Versailles  et  dépendances  qu’à  la  Ménagerie  et  à 
Trianon  pendant  les  années  1700,  1701  et  1702  (A  p.) 
8669N  2* 7d 

8 avril- 3o  décembre:  à luy,  à compte  des  ouvrages 

de  serrurerie  qu’il  fait  en  la  présente  année  (11p.)... 
îoioott 

22  juillet  : à Pierre  Roger,  serrurier,  sur  ses  ouvrages 

à Trianon 3oott 

21  janvier-11  mars:  à Thomas  Valleren,  serrurier, 

sur  ses  ouvrages  au  château  de  Versailles  (3  p.).  goott 

22  avril -'3  juin  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux  grilles 

de  la  Ménagerie  (3  p.) i5oott 

17  juin- 28  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à Tria- 
non (5p.) 23oott 


937 
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aa  juillet  : à luy,  sur  la  ferrure  des  caisses  de  l’Oran- 
gerie . i5oo++ 

21  octobre  : à Challas,  serrurier,  pour  ses  ouvrages 
de  serrurerie  aux  apartemens  de  MM.  de  la  Roche- 
guion  et  de  Liencourt,  au  château  de  Versailles,  en  1701 

et  1702 3i8+*  io‘ 

À Noël  Gaillard  , serrurier,  pour  ses  ouvrages  de 
serrurerie  à l’apartement  de  Mme  de  Chatillon  , au  châ- 
teau de  Versailles 34++ 

6 may  : au  sr  Michelet,  pour  six  contre-cœurs  de 

cheminées  qu’il  a achepté  et  qui  ont  esté  employés  à 
l’aparlement  de  M.  le  duc  d’Harcodrt 5i++  as 

Somme  de  ce  chapitre 95673+*  6S  7* 

VITRERIE. 

21  janvier- 3o  décembre  : à Bernard  Lespinouze,  vi- 
trier, à compte  des  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  fait  au  châ- 
teau de  Versailles  (7  p.) 2800++ 

21  janvier -6  may:  à Gabriel  Janson,  vitrier,  à 
compte  de  ses  ouvrages  de  vitrerie  au  château  de  Ver- 
sailles (3p.) 1 ioo++ 

17  juin-3o  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  vitrerie  à Trianon  (6  p.) 2600++ 

Somme  de  ce  chapitre 65oo+* 

PLOMBERIE. 

7 janvier- 3o  décembre:  à Jacques  Lucas,  plombier, 

à compte  des  ouvrages  de  plomberie  qu’il  fait  sur  les 
combles  du  palais  de  Trianon  (7  p.) 33oo*+ 

21  janvier-11  mars  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

plomberie  au  château  de  Versailles  (2  p.) 800++ 

21  janvier  : à Claude  Denis,  fonlainier,  pour  la  sou- 
dure qu’il  a fournie  pour  les  réparations  extraordinaires 

des  fontaines  du  jardin  de  Versailles 219++  i5s 

Somme  de  ce  chapitre 43ig++  i5s 

OUVRAGES  DE  CUIVRE  ET  DE  BRONZE. 

7 janvier-  22  juillet  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  à 
compte  des  omvrages  de  cuivre  qu’il  fait  pour  les  jardins 

du  château  de  Versailles  (6  p.) 24oo++ 

17  juin -1 er  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  cuivre 

à la  Ménagerie  (a  p.) 800*+ 

7 janvier -3o  décembre  : à Duciiemin,  chaudronnier, 
sur  les  ouvrages  de  chaudronnerie  de  cuivre  qu’il  fait  sur 
les  combles  du  château  de  Versailles  (4  p.). . . . 1200++ 
11  mars-8  avril  : à Julien  Lochon,  ébéniste  et  fon- 
deur, à compte  des  ouvrages  de  bronze  doré  qu’il  fait 
aux  portes  et  croisées  du  château  de  Versailles  (2  p.) . . 
, 600++ 


22  juillet- 28  octobre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 


bronze  doré  qu’il  fait  pour  Trianon  (4p.) 1600++ 

Somme  de  ce  chapitre 66oo++ 

DORURE. 


7 janvier- 9 septembre  : à Guillaume  Desauziers, 
doreur,  parfait  payement  de  69457*+  17“  5d,  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  dorure  par  luy  faits  au  château  et 
à la  ménagerie  de  Versailles,  depuis  1698  jusqu’à  pré- 
sent (9  p.) 6482++  5"  6d 

9 septembre  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de  dorure 

qu’il  fait  à Trianon 3oo+* 

21-28  octobre:  à luy,  sur  les  ouvrages  de  dorure 

à l’apartement  du  Roy,  au  château  (2  p.) i5oo+* 

3o  décembre  : à Josse  Tristan,,  peintre  et  doreur, 
parfait  payement  de  21608*+  1 is  6d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  peinture  et  dorure  qu’il  a faits  à l’apartement 
du  Roy,  au  château  do  Versailles,  en  1701.  4 60 3*+  1 i“  6d 
Somme  de  ce  chapitre 12885+*  175 

peinture. 

7 janvier-3o  décembre  : à EstienneBourgault,  peintre  , 
sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  fait  dans  les 
apartemens  du  château  de  Versailles  (9  p.). . . . 35oo++ 
3 juin -9  septembre:  à luy,  sur  ses  ouvrages  de  pein- 
ture à la  Ménagerie  (3  p.) i5oo++ 

22  juillet- 1er  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

peinture  à Trianon  (2  p.) i3oo++ 

5 novembre  : à luy,  parfait  payement  de  28121++  i3s 
7d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits 
tant  au  château  de  Versailles  et  dépendances  qu’à  Meu- 

don,  depuis  1 698  jusqu’en  1702 4o2i++  i3s  7d 

2 1 janvier-9  septembre  : à Cristophe  Paillet,  peintre , 
pour  les  menues  dépenses  qu’il  a faites  pour  le  neltoye- 
ment  des  peintures  et  dorures  des  apartemens  du  châ- 
teau de  Versailles  (2  p.) 122** 

9 septembre  : à Nicolas  Bailly,  peintre,  pour  le 

paiement  des  vases  qu’il  a bronzé  dans  les  jardins  de 

Trianon 35o++ 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 10693++  i3J  7d 

sculpture. 

17  juin- 22  juillet  : aux  nommez  Taupin,  Bellan, 
Lalande,  Goupil  et  Dugoulon,  sculpteurs,  à compte  des 
ouvrages  de  sculpture  qu’ils  font  pour  les  apartemens  de 

Trianon  (2  p.) 4ooo++ 

g septembre- 21  octobre  : à eux,  à compte  de  leurs 
ouvrages  de  sculpture  au  château  de  Versailles  (2  p.) . 
1ÙOO++ 


939 


COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


1 1 février  - 1 cr  octobre  : aux  nommez  Gaillard  et 
Noël,  sculpteurs,  à compte  de  la  sculpture  des  chapiteaux 
de  la  chapelle  du  château  de  Versailles  (3p.)..  i8oott 
i5  juin  : à Poirier,  autre,  sur  les  ouvrages  de  sculp- 


ture qu’il  fait  à la  Ménagerie 3oo*+ 

A François,  autre,  sur  la  sculpture  des  chapiteaux  de 

la  chapelle 3oott 

î 7 juin  - 1 er  octobre  : à Presta,  autre,  sur  la  sculpture 

des  chapiteaux  de  la  chapelle  (a  p.) 5ooH 

icr  octobre  : à Monteaut,  autre,  sur  la  sculpture  des 

chapiteaux  de  la  chapelle • 4oo++ 

A Martin,  autre,  pour  mêmes  ouvrages Aoott 

Somme  de  ce  chapitre 9200+* 


MARBRERIE, 

1 1 mars  : à Pierre  Lisqui  , marbrier,  à compte  des 
ouvrages  de  marbre  qu’il  fait  dans  le  château  de  Ver- 
sailles  5oo++ 

17  juin -20  juillet  : à luy  et  Claude  Tarlé,  sur  les 
ouvrages  de  marbrerie  qu’ils  font  pour  Trianon  (2  p.  ) . 

1000*+ 

Somme  de  ce  chapitre 1500++ 

PAVÉ. 

2 1 janvier  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur  ses  ouvrages 
de  pavé  dans  les  cours  du  château  de  Versailles.  . 3oo*+ 

11  février -3o  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 

dans  le  parc  (9p.) iAooott 

9 septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à la  Ména- 
gerie   1000H 

1*'  octobre -3o  décembre  : à luy,  sur  idem  à Trianon 

( h P-) 3ooo+* 

Somme  de  ce  chapitre i83oott 

glaces  au  tain. 

3o  décembre  : au  9r  Guïmont  et  Compagnie,  de  la 
manufacture  des  glaces,  façon  de  Venise,  du  faubourg 
Saint-Antoine,  pour  les  glaces  au  tain  et  autres  qu’ils 
ont  fourni  pour  le  service  du  Roy  aux  Maisons  Royalles , 
en  1702  et  1703 i328o++ 17’ iod 

TÜIAUX  DE  FONTE  DE  FER. 

7 janvier-3o  décembre  : à Charles-François  Polard 
l’aîné  , à compte  du  déposage  et  reposage  des  tuiaux  de 
lonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Versailles  (6p.) 

6ooo++ 

21  janvier  : à luy,  pour  le  masticq  gras  qu’il  a fourni 
pour  remplir  les  joins  des  escaliers  et  des  rempes  et 
paillis  de  l’Orangerie 320tt 


940 

1"  avril- 9 septembre  : à luy,  sur  les  conduites  de 
fer  qu’il  fournit  et  qu’il  pose  à Marly  (3  p.)..  . 25oo« 
9 septembre  : à luy,  sur  les  conduites  qu’il  pose  à 

la  pépinière  de  Trianon 5oott 

6 may-3o  décembre  : à Louis-François  Pollard  le 
jeune,  sur  la  fourniture  et  posage  des- tuiaux  pour  les 

fontaines  de  Meudon  (6p.) 3ooott 

Somme  de  ce  chapitre 12320++ 

CHARONNAGE. 

11  mars  : â Antoine  Ringuet,  charron,  pour  les  ou- 
vrages de  charonnage  qu’il  a faits  pour  les  outils  servans 

à serrer  la  glace  dans  les  glacières  de  Versailles 

45*+  1 15 

9 septembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a faits 
pour  les  équipages  de  l’orangerie  de  Versailles.  . 1 1 7++ 
Somme  de  ce  chapitre 162++  1 15 

RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

21  janvier  : à Jean-Antoine  Padelain,  ramrnoneur, 
pour  les  cheminées  qu’il  a ramonnées  dans  le  château 
de  Versailles  pendant  les  neuf  derniers  mois  de  l’année 

1702  597++  16" 

3 juin- 9 septembre  : à Jean  Va  ris,  autre,  pour  celles 

qu’il  a ramonnées  pendant  lessix  premiers  mois  1703 

( 3 P-  ) 3 o 1 ++  1 1 5 

Somme  de  ce  chapitre 899++  7* 

VUIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

21-28  octobre  : à Mathurin  Arnault,  vuidangeur, 
sur  la  vuidange  qu’il  lait  des  tosses  d’aysances  du  châ- 
teau de  Versailles  (2  p.) 1000++ 

DIVERSES  DÉPENSES. 

1 1 février  : â Michel  Godart,  marchand  de  bois,  pour 
les  bois  qu  il  a fournis  dans  les  magasins  du  canal  de 
Versailles  pour  servir  aux  vaisseaux  et  chaloupes  dud. 

canal 579++  1 î?1 

7 janvier- ier  octobre  : à Liard,  preneur  de  taupes, 
pour  les  taupes  qu’il  a prises  dans  les  jardins  de  Versailles 
pendant  les  six  derniers  mois  1702  et  les  six  premiers 

1703  (3  p.) 4ooH 

i octobre  : a la  veuve  La  Croix,  épinglier,  pour  le 

treillage  de  fil  de  fer  qu’elle  a fait  faire  à la  Ménagerie 
du  château  de  Versailles 2i3*+  12’  3d 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 p3++  h ’ 3d 

ouvriers  à la  journée. 

7 janvier- 3o  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
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vaille,  à la  journée  du  Roy,  dans  le  château  et  jardin  de 
Versailles  et  à la  Ménagerie,  depuis  le  ier  décembre  170a 
jusqu’à  fin  novembre  1703  (ai  p.).  . . . 2io55tt  4S  ad 
A ceux  qui  ont  travaillé  au  palais  et  jardin  de  Trianon 

pendant  le  même  temps  (ai  p.) 36716^  i59  ad 

7 janvier- 11  mars  : aux  sculpteurs  et  mouleurs  qui 
ont  travaillé  aux  vases  de  plomb  pour  le  bas  du  jardin, 

proche  la  grande  pièce  d’eau  ( 4 p.) 3a33tt  17“ 

a 1 janvier-  1 1 février  : à ceux  qui  ont  serré  la  glace 

et  la  neige  dans  les  glacières  (2p.) £963^  6S  6d 

1 1 mars-a8  octobre  : aux  plombiers  qui  ont  travaillé 

aux  magasins  des  plombs  (4  p.) 1 5 5^  is  3d 

aa  avril- 6 may  : aux  ouvriers  qui  ont  planté  des  ifs 
au  pourtour  de  la  pièce  des  Suisses  (a  p.). . 47 5+t  ^is  6d 
2a  avril-  aa  juillet  : à ceux  qui  ont  travaillé  à la  Mé- 


nagerie (5p.) 2a6ott  la8  9d 

Somme  de  ce  chapitre 58859+t  is  Ad 


ENVIRONS  DE  VERSAILLES. 

MAÇONNERIE. 

1A  janvier- 3o  décembre  : à Jacques  Maziére,  entre- 
preneur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a 
faits,  en  170a  et  1703,  aux  bâtimens  des  dehors  du  châ- 
teau de  Versailles  (16  p.) u5oott 

14  janvier -A  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 

maçonnerie  à la  Surintendance  (1A  p.) i3ooott 

3o  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  nouveau  bâ- 
timent de  la  rue  du  Vieux-Versailles iooott 

10  juin-9  septembre  : à Matiiürin,  maçon,  sur  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  écuries  des  gardes 
du  corps,  en  1703  (5  p.) 2600** 

A novembre- 3o  décembre  : à Denis  Anceau,  fontai- 
nier,  à compte  du  travail  qu’il  fait  pour  curer  les  ébou- 
lis  des  puits  de  Salory  (2  p.) 8oott 

1A  janvier- 28  octobre  : à Annet  Lamoureux,  maçon, 
pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  dans  le  grand 
et  petit  parc  à Versailles  pendant  les  six  derniers  mois 
1 702  (6  p.) 1 747^  4S 

15  avril -3o  décembre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages 

pendant  la  présente  année  (ta  p.) 2600+* 

lA  janvier- 1"  octobre  : à luy,  parfait  payement  de 
1 57 Att  6”  ad,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  aux  murs  de  revêtement  des  étangs  de  Saclay 
(7  p.) ia64tt  6’  2d 

1A  janvier- 28  octobre  : à Jacques  Crocquoison,  ma- 
çon, parfait  payement  de  2o5att  17*  6d,  â quoy  montent 


les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  dans  le  grand  et 

petit  parc,  en  1701  et  1 702  (3p.) 652tt  1 7’  6d 

1 5 avril- 3o  décembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 
de  maçonnerie  pendant  la  présente  année  (A  p.).  65ofl 
1A  janvier -A  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  maçonnerie  â Saint-Léger,  en  1702  et  1708 

(8  p.) Aïoott 

1er  octobre  : à luy  et  du  Metz,  pour  les  ouvrages  de 
maçonnerie  faits  aux  puits  et  aqueducs  qui  sont  sous  la 

plaine  de  Saclay,  en  1701 66tt 

1A  janvier-21  octobre:  à Léonard  Fourneau,  maçon, 

à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux 
murs  de  revêtement  des  étangs  de  Trapes  et  d’Arcy 

(A  p.) fioott 

Somme  de  ce  chapitre 4o58ott  7“  8'1 

JARDINAGES  ET  TERRASSE. 

18  février-  1er  avril  : à Pierre  Durel,  jardinier,  pour 
ouvrages  de  treillage  qu’il  a faits  au  jardin  potager  du 

Roy  pour  renfermer  un  carré  d’asperges  (a  p.) 

337^  as  6d 

20  may  : à François  Le  Normand,  jardinier,  pour  les 
cloches  de  verre  qui  ont  esté  cassées  dans  le  jardin  po- 
tager du  Roy 237N  3S  7'' 

8 juillet  : à luy,  pour  les  rigolles  et  transport  de  terre 

qu’il  a faits,  au-delà  de  son  entretien,  en  1701  et 

1702 2o8tt  9S 

1A  janvier- 3o  décembre  : à la  veuve  Florent  Félix, 
terrassier,  pour  les  ouvrages  qu’elle  a fait  faire  dans  les 
bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles,  depuis  le 
10  octobre  170a  jusqu’au  17  novembre  1703  (5  p.). . 

81 7tt  6S  ad 

A mars -1 5 avril  : à elle,  pour  le  travail  qu’elle  a 
fait  faire  pour  remplir  de  glace  les  glacières  du  Parc-aux- 

Cerfs  (3p.) îAAAtt  Aa 

1A  janvier- 3o  décembre  : à elle,  pour  les  rigolles  et 
autres  ouvrages  de  terrasse  qu’elle  a fait  faire  en  divers 
endroits  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles,  et  pour 
avoir  fait  rétablir  de  nouvelles  routes  dans  le  bois  de 
Fausse-Repose,  depuis  le  20  novembre  1702  jusqu’au 

25  novembre  1 703  (1 A p.) 1 85att  ns  iod 

1 A janvier  : à Charles  Girault,  terrassier,  parfait  paye- 
ment de  290^  8S,  â quoy  monte  le  neltoyement  de  l’aque- 
duc de  la  rue  de  l’Orangerie,  et  autres  ouvrages.  go++  8S 
A mars  : à Tréau,  voiturier,  pour  avoir  transporté 
au  Parc-aux-Cerfs  les  immondices  provenant  du  grand 

aqueduc  de  la  rue  de  l’Orangerie 61^6* 

12  aoust-3o  décembre  : à Jean  Flabé,  terrassier, 
sur  les  terres  qid’il  a transporté  pour  la  réparation  de  la 
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chaussée  du  Bourneuf,  entre  ies  étangs  du  Port-Royal  et 

d’Holande 900^ 

28  octobre- 3o  décembre  : à Lionnois  le  père,  pour 
les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a laits  le  long  du  lit  de  ri- 
vière pour  fortifier  les  digues  aux  endroits  nécessaires, 


aux  enviions  de  Tropes  (2  p.) i68tt  i3s  6d 

Somme  de  ce  chapitre 6oo7tt  9’  1 id 


CHARPENTERIE. 

i4  janvier -4  décembre  : à Jean  Mallet,  cbarpentier, 
à compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  à la 
Surintendance  des  Bâtimens  pendant  l’année  dernière 


(12p.) Sooott 

3o  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  nouveau 

bâtiment  de  la  rue  du  Vieux- Versailles iooott 

20  may  : à Tissier,  charpentier,  sur  les  ouvrages  de 
charpenterie  qu’il  a faits  à Saint-Léger  en  1702.  200tt 
Somme  de  ce  chapitre 9200^ 


COUVERTURE. 

1 4 jonvier-3o  décembre  : à Gilles  Charuel,  cou- 
vreur, à compte  des  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits 
aux  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  pen- 
dant 1702  et  1703  (12  p.) 32ool+ 

1 5 avril  : à luy,  pour  les  ouvrages  et  réparations  de 
couverture  qu’il  a faits  aux  pavillons  des  étangs  de  Trapes 

en  j 700  et  1 701 543 

4 mars-3o  décembre  : à luy,  parfait  payement  de  j 
53ott  195  4d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  couverture 
qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  pen- 
dant l’année  1702  (3p.) 38o't  19“  4d 

4 novembre -3o  décembre  : à Poiret, -couvreur,  à 
compte  des  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  au  châ- 
teau de  Saint-Léger  (2  p.) 5oo3 

8 juillet  : à Jean  Pichot,  couvreur  en  chaume,  pour 
les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  sur  les  combles 
et  angard  des  glacières  du  Parc-aux-Cerfs . . 78^  i5s  7'1 
Somme  de  ce  chapitre. ...  4 3 1 3+^  1 4 8 1 trt 

MENUISERIE. 

4 février- 21  octobre  : à Jacques  Loizeleur,  marchand 
de  bois,  pour  les  planches  de  batteau  et  planches  de 
chesne  et  de  sapin  qu’il  a fourni  pour  les  bâtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles,  en  1 702  et  1 703  ( 2 p.) 

369tt  is  ! 

i4  janvier- 4 novembre  : à Jean  Léger,  menuisier,  à 
compte  de  ses  ouvrages  de  menuiserie  aux  bâtimens  des 

dehors  du  château  de  Versailles  (11  p.) i700H  ‘ - 

12  aoust-3o  décembre  : à luy,  parfait  payement  de 


809^  is  1 od,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a faits  en  divers  endroits  du  grand  et  petit  parc  de 
Versailles  pendant  l’année  1702  (4  p.)..  . 509**  is  1 od 
9 septembre  : à luy,  pour  les  réparations  de  menui- 
serie qu’il  a lait  aux  logemens  du  garde  de  Bue  et  du 

Trou-Salé,  en  1701 28** 

29  avril- 20  may  : à la  veuve  d’ANTOiNE  Rivet,  sur  les 
| ouvrages  de  menuiserie  à l’apartement  de  Mr  le  Cardinal 
de  ÎNoailles,  chez  les  prestres  de  la  Mission  , à la  paroisse 
de  Versailles  (2  p.) 75ott 

9 septembre  - 3o  décembre  : à Jean  Gijesnon,  menui- 

sier, sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  bâ- 
timens des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant  1703 
(4  p.) 1700^ 

4 février- 4 novembre  : à Michel  Carré,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  dans  les  de- 
hors du  château  de  Versailles  en  1702  (i3  p.). . 2200^ 
4 mars  : à Jean  Denelle,  menuisier,  parfait  pave- 
ment de  425tt,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’il  a faits  au  vieil  hôtel  de  Mademoiselle  , en  1701 

225tti7s6d 

i4  janvier- 4 novembre  : à Jean  Gaurev,  menuisier, 
à compte  des  ouvrages  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des  de- 
hors du  château  de  Versailles,  en  1701  (9  p.)  • 9 A 5o+l 
4 mars-3o  décembre  : à Charles  Anguier1,  sur  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à la  Surintendance 
des  Bâtimens,  pendant  l’année  1702  (8  p.)  . . . i85ott 
20  may -8  juillet  : à Marin  Derré,  menuisier,  sur  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à Saint-Léger,  en 

1702  (3  p.) 6ooti 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 1 2 38itt  1 9“  4rt 

serrurerie. 

1 4 janvier  : à Thomas  Valléren,  serrurier,  parfait 
pavement  de  645  itt  i6“  8d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des  dehors  du 
château  de  Versailles  pendant  les  six  premiers  mois  1702, 
et  la  fourniture  de  clouds  et  pattes  qu’il  a faite  au  ma- 
gasin du  Roy io5iHi6’8d 

4 février  - 20  may  : à luy,  pour  lesd.  ouvrages  pendant 
les  six  derniers  mois  1702  (7  p.) 7852^  11’  9d 

10  juin-3o  décembre  : à luy,  pour  lesd.  ouvrages 
pendant  les  huit  premiers  mois  170.3  (8  p.).  7802^  6’  8d 

i4  janvier- 3o  décembre  : à luy,  parfait  payement  de 
101  8tt,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il 
a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  1701 
et  1702  (3p.) 5i8tt 

1 Ou  Antier. 
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8 juillet  : à Chalas,  serrurier,  pour  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  aux  écuries  des  gardes  du  corps, 

au  mois  de  mars  1702 55*  5* 

3o  décembre  : au  sr  Michelet,  pour  quarante  contre- 
cœurs  de  cheminée  qu’il  a acheptez  pour  Meudon  en 

î 702 388*  8’3d 

4 mars- 21  octobre  : à Louis  Jouvain,  serrurier,  à 
compte  des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  à Saint- 

Léger  en  1702  (6  p.) 1000* 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 18168*  88  4d 

vitrerie. 

29  avril- 26  aoust  : à Bernard  Lespinouze,  vitrier, 
parfait  payement  de  1896*  5S  9d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  aux  dehors  du  château 

de  Versailles  pendant  1702  (6  p.) 1696*  5’  9d 

21  octobre  -4  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  l’année  1703  (2  p.) 600* 

18  février  : à luy,  pour  les  ouvrages  et  réparations  de 
vitrerie  qu’il  a faits  à partie  des  pavillons  de  Suisses  et 
gardes  chasses  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles,  en 

1702 76*  1 3’  8d 

1 4 janvier- 3o  décembre  : à Gabriel  Janson,  vitrier, 
pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  aux  bàtimens 
des  dehors  du  château  de  Versailles,  en  1702  (9p.).. 

1912*  i3s  6d 

1 8 février  : à luy,  pour  ceux  qu’il  a faits  dans  le  grand 


et  petit  parc  de  Versailles,  en  1702 68*  1*  5d 

Somme  de  ce  chapitre 4353*  i43  4d 

PLOMBERIE. 


i5  avril- 21  octobre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
pour  les  ouvrages  de  plomberie  qu’il  a laits  en  plusieurs 
endroits  des  bàtimens  du  dehors  du  château  de  Versailles, 
en  1702  et  1703  (2  p.) 38o*  5’ 

DORURE. 

4 mars  : à Guillaume  Desauziebs,  doreur,  pour  les 
ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  au  Grand  Commun,  à 
l’apartement  de  M'"c  de  Vauban  , en  1 702  . . . 48*  2’  8d 

PEINTURE. 

21  octobre  : à Christophe  Paillet,  peintre,  pour  la 
dépense  qu’il  a faite  pour  le  transport  des  tableaux  du 
Roy,  du  Grand  Commun  à la  Surintendance  des  Bàtimens 

à Versailles 223^ 10’ 

i4  janvier -3o  décembre  : à Estienne  Bourgault, 
peintre,  à compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il 


a faits  aux  bàtimens  du  dehors  du  château  de  Versailles, 

en  1701,  1702  et  1703  (11  p.) 24oo* 

10  juin-9  septembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  a 
faits  à Saint-Léger,  en  1702  et  1703  (3  p.). . . . 5oo* 
9 septembre  : aux  héritiers  du  nommé  Fournier, 
peintre  et  doreur,  pour  ouvrages  et  réparations  de  do- 
rure, faits  en  1701  aux  tables  et  guéridons  des  grands 


apartemens  du  Roy 655* 

Somme  de  ce  chapitre 3778*10’ 


sculpture. 

23  juiHet-21  octobre  : à Lefebvre, sculpteur,  à compte 
de  deux  figures  de  marbre  qu’il  a fait  et  posé  dans  le 
jardin  de  Trianon,  représentant  Apollon  et  Diane  (2  p.). 
2000* 

marbrerie. 

8 juillet  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  les  ou- 
vrages de  marbre  qu’il  a faits  dans  les  dehors  du  château 
de  Versailles,  en  1702 2 36H  7’6d 

PAVÉ. 

18  février- 4 novembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 
pour  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  aux  dehors  du  châ- 
teau de  Versailles,  en  1702  et  1703  (8  p.) . . . 2200* 

4 février  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a 
faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles,  en  1702 . 

127*  16’  6d 

Somme  de  ce  chapitre 2327*  i6s  6a 

OUVRAGES  DE  BRONZE. 

3 0 décembre  : à Julien  Lochon,  ébéniste  et  fondeur, 
sur  les  ouvrages  de  bronze  qu’il  a faits  à la  Surinten- 
dance des  Bàtimens  à Versailles 200* 

RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

4 mars  : à Jean-Antoine  Padelin,  ramonneur,  pour 
les  cheminées  qu’il  a ramonnées  aux  bàtimens  des  dehors 
du  château  de  Versailles  pendant  les  neuf  derniers  mois 


1702 427*  19’ 

8 juillet-21  octobre  : à Jean  Varisse,  ramonneur,  pour 
les  cheminées  qu’il  a ramonnées  auxd.  endroits  pendant 

les  six  premiers  mois  1703  (2  p.) 24i*  i43 

Somme  de  ce  chapitre 669*  i3’ 


VUYDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

i4  janvier-4  février  : à Mathurin  Arnault,  vuidan- 
geur,  parfait  payement  de  2201*  i3’,  à quoy  montent  les 
vuidanges  de  fosses  d’aysance  qu’il  a fait  aux  bàtimens 
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des  dehors  du  château  de  Versailles,  en  1702  (2  p.).  . . I 

. 701^  i3s  | 

10  juin-3o  décembre  : à luv,  à compte  de  sesdits  ou-  j 


vrages  pendant  la  présente  année  (3  p.)  - • • • 734++ 10* 
Somme  de  ce  chapitre 1 436++  3* 

DIVERSES  DÉPENSES. 


4 mars  : à Gratien  Bourdin,  marchand  de  toile,  pour 
les  toiles  qu’il  a fourni  aux  croisées  des  grandes  et  petites 
écuries  du  Roy  à Versailles,  en  1702 72H  6’ 

8 avril-3o  décembre  : à la  veuve  Lacroix,  épinglier, 
pour  les  ouvrages  de  laiton  qu’elle  a fait  faire  en  divers 
endroits  des  dehors  du  château  de  Versailles  (3  p. ).  . . . 
268tt4s4d 

6 may  : à Jean  Demorne,  marchand  papetier,  pour 
le  papier  et  portefeuille  qu’il  a fourni  pour  le.  bureau  de 
la  Surintendance,  en  1699 84tt 

9 septembre:  à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pitre,  pour  le 

bois  qu’il  a fourni  pour  sécher  les  tableaux  et  les  salles 
où  ils  sont  à la  Surintendance i68tt 

A11  s1'  Bordé,  tapissier,  pour  les  fournitures  et  façon 
de  rideaux  et  sièges  pour  les  salles  des  tableaux  à la  Sur- 

intendance  - 293^  6S 

îA  janvier  : aux  Suisses  et  ouvriers  qui  ont  fait  divers 
menus  entretiens,  sous  le  sr  Crescent,  en  1702.  1 4 9++ 

4 février- 3 juillet  : à Dhuet,  ferblanier,  pour  les 
ouvrages  de  fil  de  fer  qu’il  a faits  au  pourtour  du  petit 

parc  de  Versailles  ( 2 p.) îSS^S’fi11 

Somme  de  ce  chapitre.  ...  1 187++ 19“  iod 

OUVRIERS  À LA  JOURNÉE. 

i4  janvier-2  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé, 
à la  journée  du  Roy,  au  magasin  des  démolitions  depuis 
le  mois  de  décembre  1702  jusqu’au  mois  de  novembre 

1703  (16  p.) îfioiHiS’S11 

A ceux  qui  ont  t; avui lié  au  magasin  du  plomb,  pen-  I 

dant  le  même  temps  ( 1 5 p. ) 4 1 4 1+  1 8S  8d 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  du  fer,  pendant  le 

même  temps  (17  p.) 383++  19’  id 

4 mars  : à ceux  qui  ont  travaillé  au  haras  de  Saint- 

Léger 27** 

i4  janvier-3o  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé,  sous 
le  sr  Villiard,  tant  à la  conduite  des  eaux  bonnes  à boire 
qu’aux  nivellemens  et  pavé  depuis  le  mois  de  décembre 
1702  jusqu’au  mois  de  novembre  1703  (12  p.).  66311  19* 
i4  janvier- 3o  novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé, 
sous  le  sr  Mollet,  au  département  de  Trapes,  Saclay  et 
autres  endroits,  depuis  le  mois  de  novembre  1702  jus- 
qu’au même  mois  1703  (19  p.) 2i32tt3!4d 


10  juin  : à Jean-François  Vialet,  garde  de  l’étang 
du  Ménil,  pour  un  cheval  de  selle  qu’il  a achepté  au 

retour  du  sien  qui  étoit  usé  et  ruiné. 1 45++ 

Somme  de  ce  chapitre 53ü8tt  1 8S  911 

ENTRETENNEMENS  DE  RIGOLLES,  ETC. 

i4  janvier-20  may  : à Jean  Rollinat,  pour,  l’entretien 
des  routtes  dans  les  bois  des  environs  de  Versailles,  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1702  (2  p.) 200tt 

24  janvier-28  octobre  : à Charles  Jeanson  le  jeune, 
pour  l’entretien  des  rigolles  et  pierrées,  pendant  les  six 
derniers  mois  1702  et  les  six  premiers  1703  (4  p.)... 

4o2tt  1 os 

A Poiret,  couvreur,  pour  l’entretien  des  couvertures 

de  Saint-Léger,  pendant  le  même  temps  (4p.) 

4o2tt  1 0" 

19  aoust-28  octobre  : à la  veuve  Florent  Félix,  pour 
l’entretien  des  routtes  aux  environs  de  Versailles  pendant 

les  six  premiers  mois  1703  (2  p.) 2Ô5H 

4 mars-12  aoust:  à Lionnois  le  père,  pour  l’entretien 
des  rigolles,  batardeaux  et  aqueducs  de  la  plaine  de 
Cognières,  pendant  les  derniers  mois  1702  et  les  trois 

premiers  1703  (3  p.) i5ott 

A Lionnois  le  fils,  pour  l’entretien  des  rigolles  de 
la  plaine  de  Trapes  jusqu’au  pont  de  Guyancourt,  pen- 
dant le  même  temps  (3  p.) i5ott 

A Flaré,  pour  l’entretien  des  rigolles,  batardeaux  et 
! aqueducs  de  la  plaine  du  Perray,  étang  de  la  Tour  et 

1 Port-Royal,  pendant  le  même  temps  (3  p.) ioott 

A Pautonne,  pour  l’entretien  des  rigolles  des  étangs 
du  Trou-Sallé  et  Saclay,  pendant  le  même  temps  (3p.) 

1 5ott 

Somme  de  ce  chapitre i86ott 

JARDINS  DE  VERSAILLES  ET  TRIANON. 

7 janvier- 3o  décembre  : à Denis  Simon,  jardinier, 
pour  l’entretien  du  jardin  et  kinconge  de  la  Ménagerie 
de  Versailles,  pendant  les  six  derniers  mois  1702  et 

l’année  1703  (4  p.) 75ott 

7 janvier  : à Philbert  Dupuis  fils,  jardinier,  pour 
l’entretien  du  jardin  de  la  Surintendance  des  Bâtimens 

à Versailles,  pendant  1702 i5ott 

21  janvier-2 1 avril  : à Henry  Dupuis,  jardinier,  par- 
fait payement  de  i8ooott,  à quoy  monte  l’entretien  du 
j jardin  et  orangerie  du  château  de  Versailles,  pendant 

l’année  1702  (3  p.) Gooott 

ier  oclobre-25  novembre  : aux  héritiers  dudit  Dupuis, 
j pour  led.  entretien  pendant  l’année  1703  (2  p.).  6ooott 
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9A9 

•ai  janvier  : aux  nommez  Charpentier  et  Le  Moyne, 
jardiniers  de  Trianon,  parfait  payement  de  9000^,  à 
quoy  monte  led.  entretien  pendant  l’année  1702.  iooott 
1 1 mars- 18  novembre  : à eux,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  la  présente  année  (8  p.) 8ooott 

3o  décembre  : à eux,  pour  l’augmentation  des  jardins 
dud.  palais  qu’ils  ont  entretenus  pendant  1702  . 4ooott 
i5  avril-25  novembre  : à Remy  Jeanson,  pour  l’entre- 
tien des  allées,  platte-bandes  et  gasons  de  la  pièce  des 
Suisses  et  du  Mail,  pendant  les  six  derniers  mois  1702 

et  les  six  premiers  1703  (3p.) i-a5ott 

i5  juillet  : à luy,  pour  l’entretien  du  jardin  de  la 

Chancellerie  pendant  une  année 6ott 

i5  avril-25  novembre:  à Pierre  Lisqui,  marbrier, 
pour  celuy  des  marbres  d’architecture  du  jardin  de 

Versailles,  pendant  les  six  derniers  mois  1702  et  les  six 

premiers  1708  (3p.) aooott 

A Claude  Bertin,  sculpteur,  pour  l’entretien  de  la 
sculpture  dud.  jardin,  pendant  le  même  temps  (3  p.).. 

g56 1 

A Drouard,  pour  l’entretien  de  la  rocaille,  pendant  le 

même  temps  (3  p.) 260011 

i5  juillet  : à Charles  Jeanson,  pour  l’entretien  du 

jardin  du  Chenil,  pendant  l’année  1702 70** 

22  juillet-28  octobre  : à Jean-Baptiste  Boyvinet,  sur 
l’entretien  qu’il  fait  des  jardins  et  orangerie  du  château 
de  Versailles  (4p.) 8ooott 

5 aoust-3o  décembre  : à Nicolas  Bailly,  peintre, 
pour  l’entretien  des  ouvrages  en  couleurs  de  bronze  de  la 
Salle  du  bal  du  jardin  de  Versailles  et  des  jardins  du 
palais  de  Trianon,  pendant  l’année  1708  (2  p.)..  35oH 

Somme  de  ce  chapitre 4i925tt 

FONTAINES  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

4 février- 3o  décembre:  à Denis  Anceau,  fontainier, 
pour  l’entretien  des  acqueducs  et  conduites  de  tuiaux  des 
eaux  bonnes  à boire  de  Versailles,  pendant  les  six  der- 
niers mois  1702  et  l’année  1703  (4  p.) qoott 

i5  avril-25  novembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
pour  l’entretien  des  ouvrages  de  cuivre  des  fontaines  de 
Versailles,  pendant  les  six  derniers  mois  1702  et  les  six 

premiers  1703  (3  p.) i5oott 

A Charles-François  Polard,  pour  l’entretien  de  toutes 
les  conduites  de  tuiaux  de  fonte  de  fer  des  fontaines  du 
château  de  Versailles,  Trianon,  la  Ménagerie  et  de  celles 
de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne , pendant  le  même 
temps  (4p.) iooooH 

6 may-25  novembre  : à Claude  Denis  l’aîné,  fonlai- 


nier,  pour  l’entretien  des  fontaines  des  jardins  de  Ver- 
sailles, pendant  les  six  derniers  mois  1702  et  les  six 


premiers  1703  (4  p.) 456ott 

A Nicolas  Thomas,  .compagnon  fontainier,  pour  ses 

gages  pendant  le  même  temps  (4  p.) * looott 

A Germain  Vitry,  autre,  pour  idem  (h  p.).  . iooott 
A Claude  Lambert,  autre,  pour  idem  (4  p.)  . iooott 
A Pierre  Musart,  autre,  pour  idem  (4p.)...  1 ooott 
A André  de  Fert,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . iooott 
A Gratien  Godet,  autre,  pour  idem  (4  p.)  . . toooH 


A Michel  Baclet,  garçon  fontainier,  pour  idem  ( 4 p.  ) 
54ott 


A Louis  Laurens,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . . . 54ott 
A Pierre  Thomas,  autre,  pour  idem  (4p.)...  54ott 

A Silvin  Pinet,  autre,  pour  idem  (h  p.) 54ott 

A Blaise  Reglet,  autre,  pour  idem  (4p.)....  54ott 
A Louis  Tissier,  autre,  pour  idem  (4  p.). . . • 54ott 
A Louis  Bazolet,  autre,  pour  idem  (4p.)....  54ott 
A Claude-Michel  Denis,  autre,  pour  idem  (4  p.)  54ott 
A Eloy  Lambert,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . . . 54ott 


A Remy  Denis,  fontainier,  pour  le  soin  et  entretien 
des  fontaines  de  Trianon,  de  la  fontaine  de  la  décharge 
du  Canal  et  des  réservoirs  au-dessus  de  Trianon,  pendant 

le  même  temps  (4p.) 20oott 

A Maisonneuve,  garçon  fontainier  à Trianon,  pour 

idem  (4  p.) 54ott 

A Desjardins,  autre,  pour  idem  (4  p.). 54ott 

Somme  de  ce  chapitre Sogoott 

OFFICIERS,  MATELOTS  ET  GONDOLLIERS 

SERVANS  SUR  LE  CANAL  DE  VERSAILLES. 

21  janvier- 20  novembre  : aux  mariniers  de  rame 
qui  ont  servi  sur  le  canal  de  Versailles,  depuis  le  mois  de 
décembre  1702  jusqu’au  mois  d’octobre  1703  (11  p.). 

i333tt  103 

e5  février-2  5 novembre  : au  sr  Martin  , capitaine,  pour 
ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1702  et  des 

six  premiers  1703  (4  p.  ) 24oott 

A Christophe  Le  Roux,  maître  des  matelots,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (4p.)...  1 3oott 
A Jean  Bourdon,  comité  de  la  galère,  pour  idem 

(4p.) iooott 

A Jacques  Le  Comte,  charpentier,  pourtdem  (4  p.).. 


84 o« 

A Nicolas  Menessier,  autre,  pour  idem  (4  p.).  84ott 

A Jean  Candon,  autre,  pour  idem  (4  p.) 84ott 

A Joseph  Chesne,  autre,  pour  idem  (4  p.)-  . . 84ott 
A Claude  Carouge,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . 84o** 

60 . 
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A Jacques  Fosse,  calfateur,  pour  idem  (4p.)..  84o** 
A Jacques  Douville,  autre,  pour  idem  (4  p.)..  84o** 
A Jean  Merseron,  garde-magasin,  pour  idem  (4  p.). 

84o** 

A Jacques  Lavienne,  matelot,  pour  idem  (4p.).... 

54o** 

A Noël  Coste,  autre,  pour  idem  (4p.) 54o** 

A André  Morel,  autre,  pour  idem  (4  p.) 54o** 

A Nicolas  Granval,  autre,  pour  idem  (4  p.). . 54o** 
A Joseph  Trevan,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . . 54o** 
A Adrien  Senecal,  autre,  pour  idem  (4  p.). . . 54o** 
A Michel  Lavienne,  autre,  pour  idem  (4p.)..  54o** 
A François  Vidotti,  autre,  pour  idem  (4  p.)..  54o** 
A Georges  Renault,  autre,  pour  idem  (4p.).  54o** 
A Honnorat  Vidotti,  autre,  pour  idem  (4  p.).  54o** 

A Jean-Baptiste  Juste,  autre,  pour  idem  (4  p.)... 

'. 54o** 

A Nicolas  Savary,  autre,  pour  idem  (h  p.). . . 54o** 

A Isaac  Busignï,  autre,  pour  idem  (4p.) 54o** 

i5  avril- a5  novembre  : à Jean  Massagati,  ancien 
gondollier  vénitien,  pour  ses  apointemens  des  six  der- 
niers mois  170a  et  des  six  premiers  1703  (4  p.)  1200** 
A Pierre  Massagati,  autre,  pour  idem  (4  p.).  i44o** 
A Palmarin  Palmarini,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . . . 

1200** 

A Barthélemy  Pancalonio,  autre,  pour  idem  (4p.).. 

900** 

A Vincent  Dori  a,  autre,  pour  idem  (4p.)...  900** 
A Benoist  Borelli,  autre,  pour  idem  (4  p.  ).  . 900*+ 
A Pierre  Scodea,  autre,  pour  idem  (4p.)....  900** 
A Jean  Palmarin,  autre,  pour  idem  (4  p.). . . . 900** 
Somme  de  ce  chapitre 281 13**  ios 

POTAGER  DU  ROY. 

4-2  5 février:  à François  Le  Normand,  jardinier,  par- 
fait payement  de  12000**,  à quoy  monte  l’enlretien  du 
jardin  potager  du  Roy  à Versailles , pendant  l’année  1 70a 


(2p.) 2000** 

ier  avril-3o  décembre  : à luy,  pour  led.  entretien, 

pendant  la  présente  année  1703  (10  p.) 12000** 

Somme  de  ce  chapitre i4ooo** 


CHÂTEAU  DE  COMPÏÈGNE. 

i4  janvier-28  octobre  : à Esmery,  concierge  du  châ- 
teau de  Compiègne,  pour  l’entretien  des  routtes  et  fossez 
de  Compiègne,  pendant  les  six  derniers  mois  170a  et 
les  six  premiers  1703  (4  p.) 6oi**  17’  6d 


1 5 avril  : à luy,  pour  l’entretien  des  terrasses  et  jar- 
dins, et  remplissage  des  glacières  du  château  de  Com- 
piègne, pendant  l’année  1702 4oo** 

i4  janvier-28  octobre  : à Laurens  Danvin,  pour  l’en- 
tretien des  ponts  de  bois  de  lad.  forest , pendant  les  six 
derniers  mois  1702  et  les  six  premiers  1703  (4  p.). . . 

170**  ios  8d 

10  juin-8  juillet  : à Jacques  Camay,  couvreur,  pour  les 
ouvrages  et  réparations  de  couverture  qu’il  a faits  aud. 

château(a  p.) 2 53*+  105 

17  juin  : à luy  et  à la  veuve  Chambois,  pour  l’entretien 
desd.  couvertures,  pendant  les  six  derniers  mois  1702  . 

200** 

17  juin-4  novembre  : à Chéret,  vitrier,  pour  les  ou- 
vrages et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits  aud.  château 


(2  p.) 8o+*  1 3* 7d 

Somme  de  ce  chapitre 1706**  ns 


ENTRETIENS  DES  COUVERTURES 

DES  MAISONS  R0YALLES. 

4 mars-11  novembre  : à Armet,  couvreur,  pour  l’en- 
tretien des  couvertures  du  palais  de  Luxembourg,  pen- 
dant les  trois  derniers  quartiers  1702  et  le  premier 

1703  (4  p.) . 600** 

. i5  avril-3o  décembre  : à Gilles  Charuel,  pour  l’en- 
tretien dos  couvertures  des  dehors  du  château  de  Ver- 
sailles, pendant  les  deux  derniers  quartiers  1702  et  les 

trois  premiers  1703  (4  p.) 6a5o** 

i5  avril-3o  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
couvertures  des  Maisons  Royalles  et  maisons  apartenantes 
au  Roy  à Paris,  château  de  Vincennes,  dépendances  de 
la  maison  des  Gobelins  et  nouveau  couvent  des  Capu- 
cines, pendant  les  deux  derniers  quartiers  1702  et  les 

trois  premiers  1703  (3  p.) 58o5** 

22  avril-3o  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
couvertures  du  château  de  Versailles  pendant  le  même 

temps  (4  p.) 3i25** 

Somme  de  ce  chapitre 16780** 

DIVERSES  DÉPENSES. 

i4  janvier  : au  sr  Jollivet,  marchand  papetier,  pour 
les  portefeuilles,  papier,  encre,  plumes,  registres,  cire 
d’Espagne  et  autres  fournitures  qu’ils  nous  a faits,  en 

1 701  et  1 702 579**  9S  6d 

4 février- 2 5 novembre  : aux  hommes  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  sous  la  conduite  des  sieurs 
Bourgault  et  Matis,  arpenteurs,  à leur  ayder  à faire 
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les  arpentages  des  bois  et  antres  héritages  occupez  par 
les  travaux  du  Roy  aux  environs  de  Versailles,  pour  leurs 
journées  depuis  le  mois  de  novembre  1703  jusqu’au 
mois  d’octobre  1703,  y compris  i3oH  pour  papier  à 
dessiner,  toile  pour  coller  les  cartes,  chandelles,  et  au- 
tres frais  extraordinaires  pendant  1703(6  p.) 

2200++  55 

k mars-s5  novembre  : auxd.  Bourgault  et  Matis, 
arpenteurs,  pour  leurs  apoinlemens  du  dernier  quartier 

1702  et  des  trois  premiers  1703  (A  p.) 36oo++ 

3 juin  : à eux,  sur  les  cartes  et  arpentages  qu’ils  font 

pour  le  Roy  à Mainlenon i8oott 

ier  avril  : à Faydy,  tailleur  d’habits,  pour  fourniture 
et  façon  de  neuf  justaucorps  et  un  manteau  de  la  livrée 
du  Roy,  qu’il  a fourni  aux  gardes  royalles.  . A 86tt  1 4S  6a 
8 juillet-3 0 décembre  : au  sr  de  Cotte,  architecte 
ordinaire , ayant  la  conduite  et  bureau  des  desseins  et 
la  garde  d’iceux,  pour  le  papier,  cire  d’Espagne,  encre, 
bois,  bougie,  chandelles,  meubles  et  frais,  tant  pour  son 
bureau  que  pour  celuy  des  dessinateurs  pendant  la  pré- 
sente année  (2  p.) 1200+1 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général,  tant  pour  ses  frais  de 
bureau  que  pour  celuy  du  secrétaire  et  sous-secrétaire 

pendant  l’année  1703  (2  p. ) 6oo++ 

Au  sr  de  Montargis,  Conseiller  du  Roy,  contrôleur  des 
Bàtimens,  commissaire  député  pour  les  remboursemens 
d’héritages  acquis  au  nom  du  Roy,  pour  les  frais  de  son 

bureau  pendant  l’année  1703  (2  p.) 200'+ 

ier  aoust  : au  sr  Blondel,  trésorier  général,  pour  l’in- 
térêt pendant  six  mois,  à raison  de  9 pour  cent,  de  la 
somme  de  5oooo+t  qu’il  a empruntée  par  ordre  de  S.  M. 
pour  estre  par  luy  employée  au  payement  des  dépenses 
des  Bàtimens  pendant  la  présente  année,  y compris  62++ 1 o5 


pour  les  droits  de  l’agent  de  change 23i2H  io‘ 

1 2 septembre  : à luy,  pour  idem s3 1 2++ 1 0’ 


29  aoust  : à Bisor,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  au  sujet 
des  carpes  que  l’on  a pêché  pour  le  Roy  au  château  de 
Vau-le-Vicomte,  et  conduit  par  eau  et  par  terre  au  châ- 


teau de  Marly i83+ti2J 

Somme  de  ce  chapitre i5475ttis 
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MAÇONNERIE. 

k février-8  aoust  : à Pierre  Le  Maistre  le  jeune,  en- 
trepreneur, parfait  payement  de  1 3o86+t  6S  iod,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits,  en  1701 


et  1702,  à la  grande  église  de  l’hôtel  royal  des  Invalides 

(3  p.)' 4586++  6S  iod 

4 février  : à Pierre  Le  Maistre  l’aîné,  architecte  des 
Bàtimens,  pour  les  clôtures  et  bàtimens  qu’il  a fait 
construire  sur  la  place  qui  est  au  devant  du  portail  de  la 
nouvelle  église,  servant  de  chantier  pour  la  construction 

des  bàtimens 5ooo+t 

16  septembre  : à luy,  sur  les  échaffauds  qu’il  a faits 
pour  les  ouvrages  de  sculpture  de  lad.  église..  . 1000++ 
Somme  de  ce  chapitre..  . io586++  6S  iod 

CHARPENTERIE. 

25  février-23  décembre:  à Jean-Jacques  Aubert,  char- 
pentier, à compte  de  la  charpente  des  échafauds  qu’il 
fait  dans  l’église  de  l’hôtel  royal  des  Invalides  pour  les 
ouvrages  de  peinture  et  dorure  qui  s’y  doivent  faire 

(11p.) 2 2 5oo++ 

16  septembre  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte, 
charpentier,  parfait  payement  de  46i++  2’  6d,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  pour  le 


modèle  de  l’autel  de  lad.  église 61++  3S  641 

Somme  de  ce  chapitre 2 2 56i++  2S  6d 


SERRURERIE. 

27  may-26  aoust  : à Thomas  Valleren  et  Denis  Caffin  , 
serruriers,  à compte  des  gros  fers  qu’ils  font  pour  les 
échaffauts  de  lad.  église  des  Invalides  (2  p.).  . . 1800++ 

vitrerie. 

1 4 octobre  : à la  veuve  d’EsTiENNE  Gombault,  vitrier, 
sur  les  ouvrages  qu’elle  a fait  faire  dans  la  grande  église 
des  Invalides 3oo++ 

PEINTURE. 

26  aoust-23  décembre  : à Boulogne  l’ai'né,  peintre, 
sur  la  peinture  à fresque  qu’il  fait  dans  la  chapelle  de 
Saint-Ambroise  de  la  grande  église  des  Invalides  (3  p.) 

4ooo++ 

1 6 septembre-4  novembre  : à Louis  Boulogne  le  jeune , 
à compte  de  la  peinture  à fresque  qu’il  fait  dans  la  cha- 
pelle de  Saint- Augustin  de  lad.  église  (2  p.)...  2000++ 
16  septembre:  à Jean-Baptiste  de  Fontenay,  peintre, 
parfait  payement  de  1310++,  à quoy  montent  les  desseins 
et  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits  tant  pour  les  vitraux 

que  pour  le  pavé  de  lad.  église 36o++ 

4 novembre-2  3 décembre  : à Coypel  père,  peintre, 
à compte  de  Y Assomption  de  la  Vierge  qu’il  peint  au- 
dessous  de  l’arcade  pour  le  maître-autel  de  lad.  église 
(2  p.) 1600++ 
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4 novembre  : au  sr  Corneille,  peintre,  à compte  des 
ouvrages  de  peinture  qu’il  fait  dans  ia  chapelle  de  Saint- 

Grégoire  de  lad.  église iooott 

2.3  décembre  : au  sr  Poerson,  peintre,  sur  ses  ouvrages 

à la  chapelle  de  Saint-Jérôme (joott 

8 avril  : à Petit,  peintre,  sur  les  impressions  de  pein- 
ture qu’il  fait. dans  la  grande  église t5o*t 

q6  aoust  : à Michd,  à compte  de  la  peinture  sur  verre 

qu’il  fait  pour  les  vitraux  de  lad.  église 3oott 

ai  juin  : à Guillaume  Desauziers,  peintre  et  doreur, 
parfait  payement  do  1381  N,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  peinture  sur  verre  qu’il  a faits  aux  vitraux  de  la  grande 

église  des  Invalides 68itt 

8-26  aoust  : à îuy,  sur  les  provisions  qu’il  fait  pour 

la  dorure  au  dedans  de  lad.  église  ( 2 p.) 35oott 

8 avril  : à Le  Moyne,  peintre,  parfait,  payement  de 
666*+,  à quoy  montent  les  desseins  qu’il  a faits  aux  vitraux 


de  lad.  grande  église figtt 

i5  avril  : à Barbier,  dessinateur,  à compte  des  des- 
seins qu’il  a faits  pour  lad.  église 200*+ 

Somme  de  ce  chapitre 1 4 4 5 7 

sculpture. 


26  février  : à la  veuve  et  aux  héritiers  du  sr  Desjar- 
dins, sculpteur,  pour  un  modèle  qu’il  a fait  de  la  figure 
de  Saint  Charlemagne,  posée  au  portail  de  l’église  royalle 

des  Invalides u5oH 

A François  Girardon,  autre,  pour  un  modèle  qu’il  a 
fait  de  la  figure  de  Saint  Louis,  posée  au  portail  de  lad. 

église . h5oH 

A Nicolas  Coustou  , à compte  d’une  figure  qu’il  fait 
en  marbre  pour  le  portail,  représentant  Saint  Louis.  . . 

• • • • 5oo*+ 

a4  juin  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  1000++,  à quoy  monte  la  sculpture  de  deux  fi- 
gures qu’il  a fait  en  pierre,  représentans  deux  Pères  de 
l’Eglise,  et  qu’il  a posez  à une  des  encognures  du  portail 

de  lad.  église 3oott 

16  septembre  : à luy  et  Zéphirin  Adam  , sculpteur,  par- 
fait payement  de  2200**,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
sculpture  en  pierre  qu’ils  ont  fait  à l’arcade  entre  les 

deux  églises 500tt 

1 4 octobre  : à luy  et  à Hurtrelle  , pour  les  modelles 
de  ligures  de  Patriarches  qu’ils  ont  fait  sur  les  encognures 

de  la  façade  de  lad.  église 5^2tt 

îlx  octobre  : à Corneille  Van  Clève,  sculpteur,  parfait 
payement  de  1200**,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
sculpture  en  pierre  qu’il  a faits  au  sujet  des  armes  du  Roy 


qui  sont  au-dessus  de  la  grande  porte  en  dedans  de  la 
grande  église 200** 

8 aoust  : aux  nommez  Hardy,  François  et  Spingola  , 
sculpteurs  , sur  les  ornemens  qu’ils  font  dans  le  dôme  de 
la  grande  église 3oo** 

26  aoust:  à Antoine  Coysevox,  sculpteur,  sur  la  figure 
qu’il  fait  en  marbre,  représentant  Saint  Charlemagne, 

pour  mettre  au  portail  de  la  grande  église 6oo** 

Somme  de  ce  chapitre 5272+* 

MARBRERIE. 

4 février-8  avril  : aux  nommez  Derbais,  Dezaigres, 
Lisqui  et  Tarlé,  marbriers,  à compte  des  ouvrages  de 
marbre  qu’ils  font  pour  le  sanctuaire,  nef  et  croisillons 
de  la  grande  église  de  l’hôtel  des  Invalides(3  p.)  4ooo** 

4 février  : à eux,  pour  le  sciage  des  blocs  et  tranches 
de  marbre  qui  leur  ont  esté  délivrez  pour  faire  les  susd. 
ouvrages i868**  4!2d 

25  février- 24  juin  : auxd.  Lisqui  et  Tarlé,  pour  le 
sciage  des  tranches  de  marbre  qui  leur  ont  esté  déli- 
vrées pour  ouvrages  de  pavé  qu’ils  font  dans  la  ch  apelle 
à gauche  de  l’entrée  de  lad.  église  (3  p.  ). . . 997H  9 5 2d 

A Mesnard  , marbrier,  pour  le  sciage  de  marbre  pour- 
ouvrages  de  pavé  qu’il  fait  dans  la  chapelle  à droite  de 
l’entrée  de  la  grande  église  (3  p.) 692++  ias  8'1 

26  aoust  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  fait 

à la  chapelle  de  gauche iioo++ 

25  février-8  avril  : à Ergot,  marbrier,  pour  le  sciage 
des  blocs  de  marbre  à lui  délivrez  pour  les  ouvrages  de  • 
pavé  qu’il  fait  dans  la  chapelle  à gauche  de  l’entrée  de 
la  grande  église  (3p.) 292+*  1 7’  4d 

25  février-24  juin  : à la  veuve  et  héritiers  de  Jean- 
Cuvillier  , marbrier,  pour  le  sciage  du  marbre  et  ou- 
vrages de  pavé  qu’il  fait  dans  la  chapelle  à droite  de 


l’autel  de  la  grande  église  (5p.) 1022*+  is  id 

Somme  de  ce  chapitre 10273*+  4*  5d 


DIVERSES  DÉPENSES. 

4 février-2  3 novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé, 
à la  journée  du  Roy,  à divers  ouvrages  à l’église  de 
l’hôtel  royal  des  Invalides,  depuis  le  mois  de  novembre 
1702  jusqu’au  même  mois  1703  (i5  p.)  4935**  i35  1 od 

MAISONS  ROYALLES. 


MAÇONNERIE. 

i4  janvier-i"  octobre  : à Jacques  Varignon,  entre- 
preneur, parfait  payement  de  1 4787++ 19' qd,  à quoy 
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montent  ies  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  Mai-  I 
sons  Royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy  à Paris,  en  j 

1702  (5  p.) 5787^  i9s  9d  | 

29  avril-3o  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou-  S 

vrages  pendant  l’année  170.3  (12  p.) 17600^ 

2 5 janvier  : à Pierre  Levé,  entrepreneur,  pour  les  j 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons  Royalles  : 

à Paris,  les  années  précédentes i4oott  | 

29  avril  : .à  Paquay,  maçon,  pour  les  ouvrages  de  ma-  j 
connerie  qu’il  a faits  au  palais  de  Luxembourg,  en  1701 

6ott  2* 

19  aoust  : à luy,  pour  avoir  mastiqué  les  joins  de 

quatre  balcons  du  Louvre,  en  1702 6ott  12" 

il  novembre  : à Cartaod,  entrepreneur,  pour  la  dé- 
molition qu’il  a fait  du  modèle  du  maître-autel  de  Notre- 

Dame  au  mois  de  septembre  dernier 8oott 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 256o8tt  ios9d 

sables. 

1 4 janvier- 4 mars  : à Le  Dru  ou  Le  Dreux  , voiturier,  à 
compte  des  sables  qu’il  a fournis  pour  le  jardin  du  palais 

des  Thuilleries  (.3  p.) 900^ 

29  avril  : à luy  et  Le  Tellier  , voituriers,  parfait  paye- 
ment de  8827^  8S,  à quoy  monte  le  sable  qu’ils  ont 
fourni  aud.  jardin  des  Thuilleries  en  1701  et  1702..  . . 

27^8’ 

1 5 j iiillet— 3o  décembre:  à eux,  à compte  du  sable 
qu’ils  fournisisent  aud.  jardin  pendant  la  présente  année 


( L'  P-) 9°°tt 

Somme  de  ce  chapitre 1827^^8’ 


JARDINAGES  ET  TERRASSES. 

i5  avril  : à Jean-Baptiste  Boivinet,  jardinier,  ayant 
l’entretien  du  jardin  du  palais  des  Thuilleries,  pour  plu- 
sieurs menues  dépenses  qu’il  a fait  outre  son  entretien. 

i68tt 

2 9 avril  : à luy,  parfait  payement  de  1 47  56tt  5\  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  recoupes  et  de  jardin  qu’il  a 
fait,  outre  son  entretien  ordinaire,  pendant  les  années 

1701  et  1702 1 g56tt  5S 

3o  décembre  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a fait 
pour  recharger  de  recoupes  l’allée  royalle  dud.  jardin . 

8o4tt 

29  avril  : à Claude  Theveny,  jardinier,  parfait  paye- 
ment de  a 7 3+t  pour  quarante-deux  grands  ifs,  à pièce, 

et  vingt-huit  grandes  mânes  qu’il  a lourni  pour  led.  jardin 

des  Thuilleries 7 o+t 

26  août  : à François  Ricuault,  terrassier,  pour  les 


fossez  qu’il  a faits  dans  les  avenues  du  château  de  Vin- 
cennes 43tt  4J 

A Julien  Chevillard,  fontainier,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a faits  aux  conduites  et  fontaines  du  château  deVin- 
cennes 1 1 3 tt  4 8 

18  mars  : à la  veuve  Forcoy,  fontainier,  ayant  l’en- 
tretien des  bassins  des  fontaines  et  des  conduites  de  dé- 
charge du  jardin  du  palais  des  Thuilleries,  pour  ses  gages 
à cause  dud.  entretien  pendant  l’ânnée  dernière  1702  . . 

'. 200tt 

Somme  de  ce  chapitre 3357^13* 

charpenterie. 

i4  janvier- 28  octobre  : à Raoul  de  Pierre,  dit  La 
Porte,  à compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits 
aux  Maisons  Royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy  à 
Paris,  en  1700  et  1701  (9  p.) 3700** 

10  juin-3o  décembre  : à Jean-Jacques  Aubert,  pour 
les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons 
Royalles,  eu  1708  (6  p.) 7872^  101  iod 

21  octobre:  à François  du  Magny,  charpentier,  pour 
les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  au  sujet  des 
deux  globes  qui  ont  esté  voiturez  de  Paris  à Marly.  86tt 

28  octobre  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour 
le  transport  de  deux  figures  de"  marbre  d’un  attelier 
dans  un  autre  aux  Gobelins,  et  autres  ouvrages.  . . 5itt 

Somme  de  ce  chapitre..  . 11209N  10’  iod 

COUVERTURE. 

i4  janvier-29  avril  : à Gilles  Charruel,  couvreur, 
parfait  payement  de  543 1 +t  65  2d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  couverture  qu’ira  faits  auxd.  Maisons  Royalles, 
en  1702  (3  p.) ii3itt65  2d 

1 0 juin-3o  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 
pendant  la  présente  année  (5p.) 25oott 

29  avril  : à Louis  Armet,  couvreur,  pour  ies  ouvrages 

de  couverture  qu’il  a faits  au  palais  de  Luxembourg  en 
1 700 1 9 4tt  i45  iod 

28  octobre-3o  décembre:  à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  couverture  en  1701  (2  p.) 6oott 

29  avril  : à la  veuve  d’EsTiENNE  Yvon,  couvreur,  par- 

fait payement  de  2220^  4S  8d,àquoy  montent  les  ouvrages 
de  couverture  qu’elle  a fait  faire  auxd.  Maisons  Royalles, 
en  1700  et  1701 42  0*1 4s8d 

4 février -3o  décembre:  à la  veuve  et  héritiers  de 
Noël  Martin,  couvreur,  sur  les  ouvrages  de  couverture 
qu’il  a faits  aux  Gobelins  et  au  château  de  Vincennes,  en 


1701  (7  p.) 33oott 

Somme  de  ce  chapitre 8 1 4 fit+  5S  8d 
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MENUISERIE. 

i4  janvier-28  octobre:  à Laurens  Rochebois,  menui- 
sier, parfait  payement  de  2352^  ios  8d,à  quoy  montent 
les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons 
Royalles  à Paris,  pendant  les  années  1698, 1699, 1700 
et  1701  (10  p.) /i 2 a 9«  ios  8d 

29  avril  : à luy,  pour  une  caisse  qu’il  a livrée  au  ma- 
gasin jiour  un  groupe  qui  a esté  voiture  à Marly.  3o**  4S 

30  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  en 

1702 5oott 

21  octobre-j  1 novembre  : à Jean  Guesnon,  à compte 
des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons 

Royalles  (2  p.) i5oott 

i4  janvier-iei  octobre  : à Pierre-François  Léchau- 

delle,  menuisier,  à compte  des  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a faits  aux  Gobelins  et  au  Jardin  royal  en  1700 

(*  P-) 95o« 

11  novembre  : à Jean  Nelle,  menuisier,  pour  ou- 
vrages faits  en  une  maison  apartenante  au  Roy  vis-à-vis 
les  galleries  du  Louvre,  pendant  la  présente  année  .... 
54o**  1 is  gd 

19  aoust-3o  décembre:  à Louis  Marteau,  menuisier, 

sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  balancier 
du  Roy  et  auxd.  Maisons  Royalles  (5  p.) 45oo** 

ier  octobre  : au  s1'  Blimont,  menuisier,  pour  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  dans  le  I^ouvre,  au  lo- 
gement occupé,  par  le  sr  Lambert,  en  1699..  370**  ios 

20  may  : à Justine,  menuisier,  parfait  payement  de 

190**  9*,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il 
a faits  aux  écuries  du  Roy  en  1701 90**  9’ 

3 0 décembre  : à luy,  sur  sesdits  ouvrages  pendant 

1702 2 1 3*t  1 2“ 

4 février  : à Simon  Gillot,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  4i2tt7 s,  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a 

faits  à Vincennes  en  1700  et  1701 i6itt  7“ 

1er  octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  en  1702 

200** 

Somme  de  ce  chapitre 13286**  3S  9d 

serrurerie. 

là  janvier-25  novembre  : à Thomas  Valleren,  serru- 
rier, parfait  payement  de  80377**  16s  5d,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons 
Royalles,  en  1701  et  1702  (i5  p.).  . . . 20577**  16s  5d 
icr  octobre  : à Pierre  Lucas,  serrurier,  pour  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons  Royalles, 

en  1701 3oo*t 

4 février  : à Fontaine,  serrurier,  parfait  payement  de  j 


1 85*+  i2s  que  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a 
fait  au  Jardin  royal  des  plantes  et  aux  Gobelins,  en  1 701 

35**i2l 

10  juin  : à la  veuve  et  héritiers  de  Robert  Boutet, 
serrurier,  parfait  payement  de  1 4 1 3**  1 9’  4d,  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons 

Royalles  à Paris,  en  1700 8o8**i45  4a 

4 février  : à Nicolas  Le  Roy,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  4o2*t  3S,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serru- 
rerie qu’il  a faits  à Vincennes,  en  1701 102**  35 

ier  octobre  : à luy,  sur  sesdits  ouvrages  en  1702  et 

1703 200** 

4 mars-29  avril  : à Lavigne,  serrurier,  à compte  des 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  à l’autel  de  Notre- 
Dame,  en  1700  et  1701  (2  p.) 55o** 

29  avril  : à Petit,  serrurier,  pour  le  fer  et  fautons1 

qu’il  a fournis  aux  Gobelins,  en  1703 3 J ++  16’ 

30  décembre  : à François  Caefin,  serrurier,  pour  les 

ouvragesde  serrurerie  qu’il  a faitsauxd.  Maisons  Royalles, 
en  1703  (2  p.) 6oo** 

Somme  de  ce  chapitre  ....  23206**  is  9d 

vitrerie. 

4 mars-2 8 octobre:  à Charles-François  Jacquet,  vitrier, 
pour  l’entretien  des  vitres  du  château  de  Vincennes  et 
dépendances  du  Jardin  royal  des  plantes  et  de  la  mai- 
son des  Gobelins,  pendant  les  trois  derniers  quartiers 

1702  et  le  premier  1703  (4  p.) 750** 

4 février-ier  octobre  : à la  veuve  Janson,  vitrier,  pour 
l’entretien  des  vitres  du  château  du  Louvre,  Garde- 
meuble  de  la  couronne,  hôtel  de  Grammont  et  magasin 

du  sr  de  Beaufort,  en  1702  (2  p.) 35o** 

26  aoust  : à elle  et  son  fils,  parfait  payement  de 
657+*  4S  9e1,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  vitrerie  faits 
auxd.  Maisons  Royalles,  outre  leurs  entretiens  ordinaires, 

pendant  1700  et  1701 307++  /is  9d 

4 mars-i  1 novembre  : à elle  et  son  fils,  pour  l’entre- 
tien des  vitres  du  palais  du  Luxembourg  pendant  les 
trois  derniers  quartiers  1702  et  le  premier  170.3  (4  p.) 

3oo** 

i5  juillet-28  octobre  : à elle,  pour  l’entretien  de 
Madrid,  la  Savonnerie,  l’orangerie  du  Roule,  la  mai- 
son des  Cygnes,  les  maisons  occupées  par  MM.  le  comte 
de  Grammont  et  Félibien,  la  Samaritaine  et  l’Qbserva- 

1 Terme  technique  employé  en  maçonnerie  et  en  serru- 
rerie. Il  désigne  dans  le  premier  cas  des  morceaux  de  fer  ou 
de  bois  servant  à soutenir  les  corniches.  C’est  le  sens  qu’il 
paraît  avoir  ici. 
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loire,  pendant  les  trois  derniers  quartiers  1703  (3  p.). 

. . 3ooH 

k mars- 1er  octobre  : à la  veuve  et  héritiers  Gombaült, 
vitrier,  à compte  des  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits 
auxd.  Maisons  Royalles,  pendant  les  six  derniers  mois 


1701  et  l’année  1702  (3  p.) 8oott 

Somme  de  ce  chapitre 2707^  4 3 g'1 


PLOMBERIE. 

ier  octobre  : à Jacques  Lucas,  plombier,  sur  les  ou- 
vrages de  plomberie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons  Royalles, 

en  1 702 3oott 

6 novembre  : au  sr  Hargault,  marchand  à Rouen , 
pour  3ô6  pièces  de  plomb  d’Hulm,  pesant  1002/40  livres, 
à raison  de  207^  5 3 6d  le  millier,  y compris  les  droits  du 
poids  de  Vicomté  et  port  au  batteau,  à 3os  le  millier,  et 
acquit;  droit  de  la  Vicomté  de  devant,  à 4d  pour  cent; 
commission  d’achapl  et  chargement,  à 1 1/2  pour  100; 

et  ce,  non  compris  la  voiture 20776^  i3s  iod 

Somme  de  ce  chapitre  . . 21076^  i3s  1 od 

PAVÉ. 

k mars- 1 5 juillet  : à Louis  Regnouf,  paveur,  parfait  ! 
payement  de  82/12^  35  7'1,  à quoy  montent  les  ouvrages  : 
de  pavé  qu’il  a faits  auxd.  Maisons  Royalles  à Paris,  en  j 

1 700  et  1 70  1 ( 2 p.) 2o/i2tt3s7d 

iei'  octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  pendant 

l’année  170$ 5oott  j 

S'omime  de  ce  chapitre a 5 4 2 33  rjA 

PEINTURE. 

1/1  janvier-i5  avril  : au  sr  Joubert,  peintre  en  mi-  | 
niature , pour  vingt-quatre  desseins  de  plantes  rares  qu’il  j 
a peints  pour  estre  insérez  dans  les  livres  du  Cabinet  j 

du  Roy  (3  p.) CooN  j 

26  aoust-21  octobre  : à luy,  pour  les  desseins  de  j 
plantes  rares  qu’il  a peints  sur  vélin  en  1702  (2p.)...  j 

6oott 

h février  : an  sr  Cassinat,  peintre , pour  la  restauration  ! 
des  parquets  sur  lesquels  sont  posez  les  tableaux  de  la  | 
gallerie  du  palais  de  Luxembourg,  qu’il  a fait  faire  en 

1 702 h 54*+  i6s 

h mars-i.5  avril  : à luy,  parfait  payement  do  1 4 o 4++  103 
pour  les  tableaux  qu’il  a racomodés  et  nettoyés  dans  les 

Maisons  Royalles 653tt  1 o3 

i5  juillet— 1 er  octobre  : à luy,  sur  les  tableaux  qu’il  a 

restaurez  au  Luxembourg  ( 4 p.) i4oott 

1 er— 2 1 octobre  : ausr  Cbistopiie,  peintre,  sur  trois  la- 


| bleaux  qu’il  a faits  pour  la  Ménagerie  de  Versailles (2  p.) 
6oott 

! 

26  aoust  : à Corneille,  peintre,  sur  les  ouvrages  de 
peinture  qu’il  a faits  pour  les  tapisseries  du  Roy  aux  Go- 

belins 200^ 

icr  octobre:  au  sr  Colombel,  peintre,  parfait  paye- 
ment de  6oott,  à quoy  monte  un  tableau  qu’il  a fait 
pour  l’apartement  de  M,ne  de  Maintenon,  à Meudon,  re- 
présentant Moyse  trouvé  sur  les  eaux 2 00tt 

1e1'  octobre  : au  sr  Vernansal,  peintre,  pour  un  ta- 
| bleau  qu’il  a fait  et  posé  à la  Ménagerie  de  Versailles, 

i représentant  la  Métamorphose  d’Actéon  . 5oott 

Au  sr  Alexandre,  peintre,  parfait  payement  de  6ooW,  à 
quoy  monte  le  tableau  qu’il  a fait  pour  le  cabinet  de 
Mme  de  Maintenon,  à Meudon,  représentant  les  Filles  de 

Jétro 2 00tt 

19  aoust  ; au  sr  Sylvestre,  peintre,  pour  un  tableau 
représentant  Arion,  qu’il  a fait  et  posé  à la  Ménagerie  de 

Versailles,  pendant  1 701 25ott 

3o  décembre  : à Claude  Audran,  peintre,  pour  le 
rétablissement  qu’il  a fait  de  plusieurs  tableaux  pour  les 
tapisseries  des  Grotesques  de  Raphaël  et  autres.  . . 492** 
19  aoust:  à Jean-Baptiste  Fontenay,  peintre,  pour 
trois  tableaux  de  fleurs  et  fruits  qu’il  a faits  pour  Trianon, 

on  1701 4 5o+t 

i5  avril  : au  sr  Boulogne  le  jeune,  parfait  payement 
de  7 h ott,  à quoy  mon  lent  les  figures  et  enfans  qu’il  a peints 
pour  les  portières  de.  tapisserie  des  Gobelins,  pendant 
les  trois  derniers  mois  1701 34ott 

28  octobre:  au  sr  Desportes,  peintre,  parfait  paye- 
ment de  i2  00tt,  à quoy  montent  cinq  tableaux  qu’il  a faits 
pour  la  Ménagerie  de  Versailles,  en  1700  et  1701 . 6oott 

29  avril  : au  sr  Arvier,  peintre,  pour  l’ouvrage  qu’ii 

a fait  pour  couler  un  tableau  de  Rubens  de  la  gallerie 
de  Luxembourg,  représentant  la  Sortie  de  Marie  de  Mé- 
dicis  du  château  de  Blois 96^  1 2 3 

h février-28  octobre  : à Petit,  peintre,  pour  les  ou- 
vrages de  grosse  peinture  qu’il  a faits  aux  Maisons 

Royalles  à Paris , en  1702  et  1703  (6  p.) i8ooH 

1 1 novembre  : à Fleury,  peintre,  pour  18  châssis  de 
croisées  qu’il  a imprimez  de  jaune  à huile,  dansla  gallerie 
et  apartemens  du  directeur  de  l’hôtel  des  Gobelins,  en 

1703 20H 

i5  juillet-i 9 aoust  : à Simpol,  peintre,  pour  trois  ta- 
bleaux qu’il  a faits  et  posez  à la  Ménagerie  de  Versailles 

représentons  des  Jeux  d’ Enfans  (2  p.) 6oott 

Somme  de  ce  chapitre ioo56N  iBs 
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SCULPTURE. 

ier  aoust-16  septembre  : à Antoine  Coisvox,  sculpteur, 
à compte  de  quatre  groupes  qu’il  fait  en  marbre  pour 

la  rivière  de  Marly  ( 4 p.) , . 2800** 

9 septembre  : à luy,  parfait  payement  de  4oooo**,  à 
quoy  montent  deux  groupes  de  marbre  blanc,  représen- 
tons des  Renommées , qu’il  a faits  et  posez  au  bout  du 
jardin  du  château  de  Marly,  proche  l’abbreuvoir.  g35ott 
4 mars-ier  aoust  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur,  à 
compte  d’un  vase  qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (a  p.) 

5oo** 

3o  décembre  : à luy,  parfait  payement  de  4ooo*t  pour 
quatrevazes  de  marbre  qu’il  afaits  et  posez  prez  le  Laocoon 

à Trianon 2ioo** 

A mars-19  aoust:  à Flamen,  sculpteur,  sur  un  vase 

qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (3  p.) noo** 

19  aoust  : à luy,  sur  un  groupe  en  marbre,  repré- 
sentant des  Nimphes  avec  des  enfans , pour  la  rivière 

de  Marly ' 5oott 

A mars-ier  aoust:  à Noël  Jouvenet,  sculpteur,  sur  un 

vase  qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (3p.) 600** 

À Poirier  , sculpteur,  sur  un  vase  qu’il  fait  en  marbre 

pour  Marly  (3  p.) noott 

À Mazière,  sculpteur,  sur  un  vase  qu’il  fait  en  marbre 

pour  Marly  ( 4 p.) 8oo** 

11  juillet:  à luy,  pour  le  travail  qu’il  a fait  pour  finir 
un  Terme  de  marbre  commencé  par  Arcis,  représentant 
Flore,  posé  en  170a  dans  les  jardins  de  Versailles.  i5oo** 
i5  juillet:  à luy  et  Granier,  pour  le  sciage  des  tran- 
ches de  marbre  qu’ils  ont  fait  au  sujet  dudit  vase.  . . . 

16**  a’  5d 

4 mars-19  aoust : a Vigier,  sculpteur,  sur  un  vase  de 

marbre  qu’il  fait  pour  Marly  (3  p.) 6oo** 

19  aoust  : à luy  et  Guyot,  pour  le  sciage  des  tranches 
de  marbre  qu’ils  ont  fait  au  sujet  de  deux  vases  pour 

Marly i3**ns4a 

4 mars-icr  aoust:  à Nicolas  Coustou,  pour  un  vase 

qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (3  p.) 800** 

ier  aoust:  à luy,  sur  deux  groupes  de  Chasseur  en 

marbre,  à l’escalier  au  bas  de  la  rivière 8oo** 

A mars-i*r  aoust:  à François,  sculpteur,  sur  un  vase 

qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (3  p.) 65o** 

A Guyot,  sculpteur,  sur  un  vase  qu’il  fait  en  marbre 

pour  Marly  (3p.) 6oott 

29  avril  : aux  nommez  Hardy  et  Poirier,  sculpteurs, 
parfait  payement  de  720*1,  à quoy  monte  la  sculpture 
des  trophées  qu’ils  ont  faits  à la  nouvelle  porte  du  Cours 
la  Reyne  en  1701 3 20*1 
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1 h janvier  : à Pierre  Granier,  sculpleur,  à compte 
d’un  groupe  qu’il  fait  en  marbre,  représentant  Ino  et 

! Mélicei'te 2 0 o** 

j 4 mars -1er  aoust  : à luy,  sur  un  vase  qu’il  fait  en 
| marbre  pour  le  château  de  Marly  (4  p.  ) 8oo*t 

14  janvier:  à Raon , sculpteur,  à compte  d’un  Terme 

qu’il  fait  en  marbre,  représentant  YHifver 3oo*t 

29  avril  -10  juin  : à Rousseau,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  628**,à  quoy  montent  trois  pieds  de  marbre  blanc 
qu’il  a faits  pour  une  table  qui  est  sous  le  pavillon  doré 

du  jardin  de  Marly  (2  p.) 478*1 

4 mars- 29  avril:  à Corneille  Vanclève,  sculpteur, 
parfait  payement  de  3i6o*l,  à quoy  monte  le  groupe 
qu’il  a fait  en  plomb  pour  la  cascade  de  Trianon  (2p.) 
7 60H 

15  juillet:  à luy, pour  deux  anges  qu’il  a faits  et  posez 

à la  chapelle  de  Meudon,  en  1702 1 120I* 

Ier  aoust:  à luy,  sur  le  groupe  qu’il  fait  en  marbre 

pour  la  rivière  de  Marly 5oo** 

icr  aoust -3o  décembre:  à luy,  Flamen,  Dedieu,  Le 
P autre,  Lorain  et  La  Pierre,  sur  la  sculpture  qu’ils  font 
aux  deux  groupes  de  Tritons  pour  Marly  (6  p.).  75001* 
ier  aoust  : à Simon  Hurtrelle,  sculpteur,  sur  un 
groupe  qu’il  fait  en  marbre , représentant  deux  Nimphes 
avec  des  enfans  et  attributs,  pour  la  rivière  de  Marly. . . 

5oo** 

26  aoust:  à luy,  pour  le  sciage  qu’il  a fait  des  tran- 
ches de  marbre  pour  led.  groupe 47**  125  8a 

ier  octobre:  aux  nommez  Taupin,  Bellan,  Dugoulon 
et  Goupil,  sculpteurs,  sur  les  ouvrages  de  sculpture  au 
sujet  des  globes  céleste  et  terrestre  des  pavillons  de 

Marly 1000** 

ier  aoust-16  septembre  : aux  nommez  Poultier, 
Poirier,  Tiiiery,  Le  Moyne,  Granier  , Desjardins  , Guyot 
et  Voiriot,  sculpteurs,  à compte  de  deux  groupes  de 
deux  jeunes  Tritons  portons  des  coquilles  et  des  testes 
de  monstres  et  de  vents  qu’ils  font  en  plomb  pour  la 

rivière  de  Marly  (4p.) 55oo** 

18  février  : aux  nommez  Desjardins,  Varin,  Langlois, 
Tiiiery  et  Rorert,  mouleurs,  sur  les  moules  en  plâtre 
qu’ils  ont  faits  et  posez  au  château  de  Marly  . . . 5oo** 
1e1'  aoust:  auxd.  Varin  et  Langlois,  parfait  payement 
de  876*+,  à quoy  monte  la  façon  du  contre-cœur  de 
bronze  qu’ils  ont  fourni  pour  la  cheminée  de  la  garde- 
robe  du  Roy  à Marly,  en  1699,  le  bronze  ayant  été  pris 

au  magasin 3i5** 

i5  avril— j 9 aoust:  aud.  Desjardins,  sculpteur,  par- 
faitpayement  de  7580**,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
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bronze  et  de  dorure  qu’il  fait  pour  l'autel  de  la  chapelle 

du  château  de  Meudon  (3  p.) 88o** 

3 o décembre  : à luy,  à compte  des  cinq  colonnes  de 
bronze  qu’il  fait  pour  les  deux  globes  de  Marly.  2000*+ 
ier  aoust- 3o  décembre  : aux  nommez  Spingoly, 
Hardy  et  Thierry,  sculpteurs,  sur  trois  monstres  qu’ils 
font  en  marbre  pour  le  haut  de  la  rivière  de  Marly  (7  p.) 

8ooo** 

3o  décembre  : au  sr  Le  Paultrë,  sculpteur,  sur  la  fi- 
gure d 'Altalante,  qu’il  fait  en  marbre  pour  le  château  de 

Marly 3oo** 

1/1  janvier-ier  octobre:  aux  nommez  Coustou,  Spin- 
gola  et  Hardy,  sculpteurs,  à compte  de  deux  groupes  de 
Bergers  et  Bergères,  et  d’Enfanset  Sphinx,  qu’ils  font  en 

plomb  pour  le  château  de  Marly  (5p.) » . 45oo** 

ic‘  aoust-3o  décembre:  à eux,  sur  deux  groupes  de 
Tritons,  coquilles,  testes  de  monstres  et  de  vents,  qu’ils 
font  en  plomb  pour  la  rivière  de  Marly  (7p.)..  85oo** 
3 0 décembre  : au  sr  Ladoireau,  orfèvre,  à compte  des 
six  colonnes  et  des  deux  grands  pieds  de  bronze  qu’il  fait 

pour  porter  les  deux  globes  de  Marly 3ooo** 

i4  janvier  : aux  nommez  Mazière,  Garnier,  Le 
Moyne,  Hardy,  Lapierre  et  Le  Lorrain,  sculpteurs,  à 
compte  des  ouvrages  de  sculpture  en  plomb  qu’ils  font 

pour  la  cascade  de  Trianon 5oo** 

39  avril  : à eux,  pour  le  sciage  des  blocs  et  tranches 
de  marbre  qui  leur  ont  esté  délivrez  pour  les  ouvrages 

de  lad.  cascade 89**  i3s  8'1 

20  may-3o  décembre  : à Robert,  sculpteur,  à compte 
du  transport  et  restauration  qu’il  l'ait  des  figures  de 
piastre  qu’il  place  dans  l’Académie  de  peinture  et  de 


sculpture  (6  p.) i55o** 

Somme  de  ce  chapitre 73990*1  os  id 


OUVRAGES  DE  BRONZE. 

19  aoust  : au  sr  Vinache,  sculpteur  et  fondeur,  par- 
fait payement  de  2600*1,  à quoy  montent  les  deux  enfans, 
les  nuages,  l’agneau  èt  les  rayons  de  bronze  doré  qu’il  a 

faits  pour  la  chapelle  de  Meudon,  en  1702 200** 

28  octobre:  à Crosnier,  marchand,  pour  1876  livres 
pesant  de  potin  qu’il  a livré  au  magasin  du  Roy  à 

Paris 1 3 1 2**  ios 

1"  octobre  : à Sautray,  fondeur,  pour  une  cloche 
qu’il  a faite  pour  le  couvent  des  Capucines  à Paris  .... 

' 243**63 

2 t octobre -3o  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
bronze  qu’il  fait  pour  les  deux  globes  de  Marly  (3  p.) . . 
5ooo** 


3o  décembre:  à Diers,  marchand,  pour  2374  livres 
pesant  de  bronze  qu’il  a livré  au  magasin.  . 2 1 36+*  12’ 
Au  sr  Deschamps,  pour  2000  livres  de  potin  qu’il  a 


livré  aud.  magasin i4oo** 

Somme  de  ce  chapitre 10292**  8S 


marbrerie. 

3o  décembre  : à Nicolas  Dezaigiies,  marbrier,  pour  les 
ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits,  en  1699  et  1700,  tant 
àl’apartement  de  M.  de  la  Valière,  aux  Thuilleries,  qu’â 

celuv  du  sr  Lambert  au  Louvre 454**  45  iod 

i4  janvier- 2 6 aoust:  aux  nommez  d’Herman  et  Mon- 
téan,  marbriers,  parfait  payement  de  3ooo**,  à quov 
monte  le  pied  cl’ estai  de  marbre  qu’ils  ont  fait  pour  poser 

un  groupe  d’enfans  qui  est  à Marly  (3  p.) 1800** 

i4  janvier  : à Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  les  ou- 
vrages de  marbre  qu’il  a faits  à la  pépinière  du  Roule, 

en  1702 123**  is  iod 

4 février- 18  novembre  : à luy  et  Claude  Tablé,  pour 
leurs  ouvrages  et  sciage  des  trenches  de  marbre  qu’ils 
ont  faits  pour  le  château  de  Marly  (5p.).  8200**  i8’3d 

28  octobre  : aud.  Tarlé,  sur  ses  ouvrages  de  marbre 
aux  Maisons  Royalles  à Paris,  en  1702  . . . 499**  4S  iod 

1 1 novembre-3o  décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages 
auxd.  endroits  en  1703  (2  p.) 1611**  2 s 9e1 

29  avril  : à Cuvillier,  marbrier,  pour  le  sciage  des 
blocs  et  trenches  de  marbre  qui  luy  ont  esté  délivrez 
pour  les  cheminées  du  nouvel  apartement  de  Meudon.. . 
4 3+*  1 9S  3d 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 12732**  ns9d 

GRAVEURES. 

19  aoust  : au  sr  Roussel,  graveur,  174**  pour  gratifi- 
cation , pour  les  4o  sols  par  marc  sur  87  marcs  de  jeltons 
d’argent  qu’il  a frappé  pour  les  Bâtimens  pendant  la  pré- 
sente année  1703,  et  i5o**  pour  les  carrez. . . . 324** 

DIVERSES  DÉPENSES. 

26  aoust:  à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les  che- 
minées qu’il  a ramonées  et  rétablies  aux  Maisons  Royalles 
à Paris,  en  1702 66**  6’ 

30  décembre:  à Le  Jeune,  vuidangeur,  sur  la  vuidange 

qu’il  a faite  des  fosses  d’aysance  des  Maisons  Royalles  à 
Paris,  en  1703 4 00** 

i4  janvier- 3o  décembre:  à Barthélemy  Bonnot, voi- 
turier, pour  les  voitures  qu’il  a fait  pour  le  service  du 

Roy,  en  1702  et  1703  (5  p.) 1764** 8S 

i4  janvier:  au  sr  L’Escuyeb,  pour  la  dépense  qu’il  a 
faite  tant  au  sujet  du  plan  du  Louvre  et  des  Thuilleries 
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•que  pour  prendre  les  niveaux  des  rues  ajaçantes,  en  1702 

121** 

26aoust:  à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a laite  pour 
tracer  des  comparlimens  des  marbres  et  des  modèles  de 

sculpture  pendant  la  présente  année 121**  163 

4 février  : au  sr  de  Beaufort,  directeur  des  magasins 
des  Bàtimens  à Paris,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour 
la  conduite  de  plusieurs  figures  et  groupes  qui  ont  esté 
voititrez  tant  à Versailles  qu’à  Trianon  et  Marly.  y3 7^ 
A mars-3o  décembre  : aux  srs  Le  Pautre,  Rivet,  Au- 
bert et  Dorbay,  pour  les  voyages  qu’ils  ont  laits  pour  le 
service  du  Roy,  pendant  les  six  derniers  mois  1702  et  la 

présente  année  1703  (3  p.) 7 8 8++  6S 

20  may  : aud.  Le  Paultre,  pour  la  dépense  qu’il  a 
faite  pour. coller  des  desseins  en  1702. . . . 67**  163  8Æ 
4 mars  - 1 er  octobre  : à Dümagny,  charpentier,  pour 
le  transport  de  plusieurs  marbres,  modelles,  moules  de 
plâtre,  bois  de  couleur,  de  la  chapelle  du  Louvre  dans  la 
salle  des  Antiques,  et  autres  ouvrages  de  transport  (4p.) 

4n**i43 

i5  avril  : à Julien  Lory,  liorlogeur,  pour  l’entretien 
qu’il  a fait  aux  horloges  du  palais  des  Thuilleries,  de  la 
maison  des  Gobelins  et  de  la  Savonnerie  , en  1 702  . 67** 
29  avril  : à Ballin,  orphèvre,  pour  un  grand  sceau  de 
cuivre  gravé  qu’il  a fourni  pour  le  service  des  Bàtimens, 
en  1700 70** 

20  may  : au  commissaire  des  pauvres  de  la  parroisse 
Saint- Roch,  pour  la  taxe  des  pauvres  de  la  parroisse 
Saint-Roch,  de  l’hôtel  de  Vandosme  et  des  maisons  apar- 
tenantes  au  Roy  sur  lad.  parroisse  pendant  l’année  1702 
78** 

19  aoust:  au  commissaire  des  pauvres  de  la  parroisse 
Saint-Sulpice , pour  la  taxe  des  pauvres  du  palais  de 

Luxembourg  pendant  1 700 5o** 

19  aoust:  à Darion,  pour  chasuble  et  ornemens  qu’il 

a fournis  pour  la  chapelle  des  Gobelins i2  2**53 

A Loüis  Mouret,  cordier,  pour  cordages  qu’il  a fournis 

pour  les  métiers  des  Gobelins 55**  163 

26  aoust:  au  sr  Barrère,  concierge  du  palais  de 
Luxembourg,  pour  les  dépenses  qu’il  a fait  aud.  palais 
pour  le  reposoir  et  tenture  de  tapisserie  de  la  Feste-Dieu 

dernière 343**  123 

1e1'  octobre  : au  sr  Chardon,  procureur  au  Parlement 
de  Paris,  pour  le  travail  qu’il  a fait,  en  1702,  pour 
l’examen  de  plusieurs  pièces  de  discussion,  concernons 
les  remboursemens  d’hériltages  acquis  au  nom  du  Roy. 
' 5oo** 

2 1 octobre  : à Orset,  taillandier,  pour  ouvrages  aux 

binards  du  Roy 98**  83 


28  octobre  : à Nicolas  Hendrecy,,  vannier,  pour  les' 
ouvrages  qu’il  a faits  pour  le  château  de  Vincennes,  en 

1702 1 6g+t 

A Deshays,  pour  960  livres  pesant  de  potin  qu’il  a 

livré  au  magasin  du  Roy '. 665** 

A Pezard,  pour  779  livres  pesant  de  potin  qu’il 

a livré  idem 5 2 5**  i6s  6d 

A Bourdonné,  voiturier  par  eau,  pour  la  voiture  de 
1 0 0 2 4 0 livres  de  plomb  de  Rouen  à Paris.  701**  i35  7 11 
1 1 novembre  : au  sr  Brebant,  papetier,  pour  les  re- 
gistres et  papier  qu’il  a fourni  pour  le  bureau  des  ma  - 

gasins  du  Roi  à Paris,  pendant  1703 /n**  63 

A Jumelle,  épinglier,  pour  le  fil  d’archai  qu’il  a fait 

au  Louvre 54**  123  5'1 

Au  sr  Villiard,  pour  dépenses  extraordinaires  au  su- 
jet des  niveaux  qu’il  a pris  du  Louvre  et  des  Invalides 

en  1702  et  1703 i32*+ 

A Le  Roux,  voiturier  par  eau,  pour  le  transport  qu’il 

a fait  de  deux  globes  de  Paris  à Marly 4 5o+* 

4 février- 3o  décembre  : à Brunault,  inspecteur  à 
Vincennes,  pour  le  soin  qu’il  a eu  que  les  vaches  n’en- 
dommageassent les  bois  et  taillis  du  parc  de  Vincennes, 
pendant  les  six  derniers  mois  1702  et  l’année  1703  (3  p.) 

45o*t 

4 février-i3  novembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 
du  mois  de  novembre  1702  au  mois  d’octobre  170,3 

(9  P-) 9l2tt  103 

20  may  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a fait  pour  faire 
faire  des  fossez  autour  du  bois  taillis  et  avenues  du  parc 

de  Vincennes , en  1 70 1 1 07+t  53 

Somme  de  ce  chapitre..  . . iobôi**  113  2d 

OUVRIERS  À JOURNÉES. 

i4  janvier-3o  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  au  département  de  Paris,  et 
autres  dépenses  faites  depuis  le  mois  de  novembre  1,702 

jusqu’au  même  mois  1703  (17  p.) 583 1 +*  33  8‘* 

Au  sr  Dorbay,  dessinateur,  pour  les  journées  qu’il  a 
employées  à lever  des  plans  et  à dessiner  pour  le  service 
de  S.  M. , depuis  le  mois  de  novembre  1702  jusqu’au 

mois  de  septembre  1703  (8  p.) io38**  6 3 

4 février- ier  octobre  : à ceux  qui  ont  travaillé  tant 
pour  les  modèles  des  crédances  des  autels  de  la  chapelle 
de  Meudon  que  pour  les  vases  et  trophées  du  jardin  de 

Marly  (4  p.) 2964**  i6s 

4 février- 11  novembre:  à ceux  qui  ont  travaillé  à 

divers  menus  ouvrages  (6  p.) 496**  4S  A'1 

4 mars  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  les  glacières 
du  jardin  des  Thuilleries b5i**  33  4^ 
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i'r  octobre-3 o. décembre  : à ceux  qui  ont  transporté 
et  travaillé  aux  deux  globes  de  Marly  (7  p.)  3 A 7 A 19“ 
Somme  de  ce  chapitre. . . . i4o56tt  1 2 3 k'x 

GOBELINS  ET  LA  SAVONNERIE. 

18  février-i  1 novembre  : à Dupont,  tapissier,  sur  les 
ouvrages  de  tapisserie  qu’il  a faits  à la  Savonnerie , en 

I7OI,  170a  et  1703  (lOp.) 3200*+ 

18  février-9  septembre  : au  sr  Comminet,  parfait  paye- 
ment de  8262^  10%  à quoy  monte  l’or  filé  qu’il  a fourni 

aux  Gobelins  pendant  1702  (3  p.) /1262H  103 

91  octobre-3o  décembre  : à luy,  à compte  de  l’or  filé 
qu’il  a livré  pendant  la  présente  année  (5  p.). . 2600^ 

18  février-3o  décembre  : à de  la  Tour,  tapissier  aux 
Gobelins,  sur  quatre  pièces  de  tapisserie  qu’il  fait  en 
haute  lisse,  représentant  les  Quatre  Eléments  . . a35o^ 

18  février  : à Anguikr,  peintre,  travaillant  aux  Gobe-  j 
lins,  pour  sa  pension  des  années  1699  et  1700.  A oott 
Au  sr  Le  Clerc,  dessinateur,  pour  sa  pension  pendant 

le  même  temps Goo*1 

A Jean-Baptiste  Fontenay,  peintre,  pour  sa  pension 

pendant  le  même  temps ôoott 

Aux  nommez  Coisvox,  Le  Clerc,  Coustou  et  héritiers 
de  Baptiste  Tuby,  sculpteurs,  pour  avoir  posé  le  modèle 
et  instruit  les  élèves  de  l’Académie  des  Gobelins,  pendant 


1G99  et  1 700 6oott 

A Jans,  tapissier  liautelissier  travaillant  aux  Gobelins, 
pour  sa  pension  1699  et  1700 3ooH 


' 29  avril  ; à luy,  pour  h mettiers  qu’il  a fourni  dans 

les  atteliers  des  srs  Souet  et  de  la  Tour,  pour  travailler 
aux  ouvrages  de  tapisserie  qui  se  font  aux  Gobelins.  3aott 
6 may-g  septembre  : à luy,  sur  la  tapisserie  qu’il  fait 
en  haute  lisse  des  tentures  de  Jules  Romain,  Raphaël  et 

Indienne  ( 2 p.) nooott 

1 8 février  : aux  héritiers  du  nommé  Lefebvre  père , 

pour  sa  pe/ision  des  années  1699  et  1700 3oott 

18  février  : à Jean  Lefebvre  le  fds,  .tapissier,  tra- 
vaillant aux  Gobelins,  pour  sa  pension  des  années  1699 

et  1700 . 3oott 

6 may-9  septembre  : à luy,  sur  la  tapisserie  qu’il  fait 
en  haute  lisse  des  tentures  de  Jules  Romain,  Raphaël, 

Gallei'ie  de  Saint-Cloud  et  Indienne  (a  p.) 6000*1 

96  aoust  : à luy,  parfait  payement  de  11622^  3S  9d, 
à quoy  monte  la  tenture  de  tapisserie  qu’il  a faite  en 
basse  lisse  pour  l’hôtel  de  la  Chancellerie  à Versailles.  . 

2 2tt  33  ga 

1er  octobre  : à luy,  pour  quatre  morceaux  de  tapisserie 


qu’il  a faits  pour  couvrir  les  nudités  de  la  pièce  du  June- 

ment  de  Paris  en  1703 1 67^  17*  6‘‘ 

A La  Croix  père,  tapissier  basselissier  travaillant  aux 
Gobelins  , pour  sa  pension  des  années  1699  et  1700  . . 

200tt 

6 may-9  septembre  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de 

tapisserie  qu’il  fait  en  basse  fisse  (2  p.) 3oooH 

h mars-3o  décembre  : au  sr  Grassin  de  Dongères, 
chapelain  de  la  Savonnerie,  pour  avoir  célébré  le  service 
divin  dans  la  chapelle  de  lad.  maison  pendant  les  six  der- 


niers mois  1702  et  l’année  1703  (h  p.) 360^ 

20  mars  : au  sr  Pichon,  prestre,  ci-devant  chapelain 
de  la  Savonnerie,  pour  avoir  célébré  la  messe  pendant 
1699,  1I°.°  les  six  premiers  mpis  de  1701  . . 5Aott 


29  avril-3o  décembre  : au  srMATUiEux,  inspecteur  aux 
Gobelins , pour  son  remboursement  des  menues  dépenses 
qu’il  a fait  aux  Gobelins  en  1702  et  1703  (3p.)..... 

708*+  2 s 6rt 

6 may-9  septembre  : à luy,  pour  ses  apointemens  des 

trois  derniers  quartiers  1702  (3  p.) 900*+ 

A de  la  Croix  fils , à compte  de  ses  ouvrages  de  ta- 
pisserie en  basse  lisse  (2p.) 1760^ 

A Souet,  à compte  de  ses  ouvrages  de  basse  lisse 

(2  p.) 1760^ 

A dis  la  Fraye,  à compte  de  ses  ouvrages  de  basse 

lisse  (2  p.) 1 7 5o+t 

A Le  Blond,  à compte  de  ses  ouvrages  de  basse  lisse 

(2  p.) 2000tt 

A Pierre  Michel,  pour  laynes  fournies  en  1709 
(2  p.) , v . 196  îtt  3*  9d 

A Kerciiove,  pour  la  teinture  qu’il  a fait  desd.  laines 

(3  p.),. 1 og8tt  183 

ACozette,  concierge,  pour  ses  apointemens  des  six 

derniers  mois  1702  (2p.) 900^ 

A luy,  pour  les  menues  dépenses  qu’il  a fait  pendant 

le  même  temps  (2  p.) 366tt 

A Yvart,  peintre,  pour  ses  apointemens  des  deuxième 

et  troisième  quartiers  1702  (3  p.) 750^ 

9 septembre  : à luy,  pour  son  remboursement  de 

menues  dépenses .......  6 33 

6 may-9  septembre  : au  s1'  Nivart,  chapelain,  pour 
les  apointemens  des  deuxième  et  troisième  quartiers 

1702  (3  p.) 25ott 

6 mav-3  juin  : au  sr  Lunague,  chirurgien,  pour  ses 
apointemens  des  trois  derniers  quartiers  1702  (2  p. ).  . 

3oott 

6 may-9  septembre  : à Nivelon,  dessinateur,  pour  ses 
apointemens  des  deuxième  dl  troisième  quartiers  1702 
! (2  p.) 55o*t 
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A Gallyot,  jardinier,  pour  ses  apointemens  des  trois  ! 

derniers  quartiers  170a  (2  p.) 3oott  ! 

A Saint-Léger,  portier,  pour  ses  apointemens  des 
deuxième  et  troisième  quartiers  1702  (2  p.). . . . i5ott 
20  may-3o  décembre  : à la  veuve  Bailly,  portière 
de  la  Savonnerie,  pour  ses  apointemens  des  trois  der- 
niers quartiers  1702  et  des  deux  premiers  1703  (3  p.) 

* 37ott 

iojuin-3o  novembre:  aux  ouvriers  qui  ont  travaillé, 
à la  journée  du  Roy,  à rétablir  les  tableaux  des  Enfuns 
jardiniers  pour  faire  des  tapisseries  aux  Gobelins  en  1 703 


(A  p.) i3iott  io* 

3o  décembre  : au  sr  Lefroid,  tireur  d’or,  pour  l’or 

qu’il  a fourni 74  A1*  1 2S  6d 

Somme  de  ce  chapitre 53778^  is 


JARDIN  ROYAL  DES  PLANTES  RARES. 

1 A janvier-29  avril  : à Pierre  Saintard,  jardinier  dud. 
jardin, pour  200  voyes  de  fumier  qu’il  a fourni  pour  led. 

jardin  pendant  1702  et  1703  (2p.) 2oatt 

18  février-11  novembre  : à luy,  pour  ses  apointe- 
mens  du  dernier  quartier  1702  et  des  trois  premiers 
1 703 , y compris  3oott  pour  son  aprentif  pendant  le  même 
temps  et  1 oott  pour  l’entretien  du  petit  jardin  (A  p.). . 

2gooH 

1 A janvier  : à Lolis  Esmery,  aprentif  du  nommé  Bré- 
ji en t,  jardinier  dud.  jardin,  pour  sa  pension  des  neuf 

premiers  mois  1 702 2i2ttio3 

1A  janvier-11  novembre:  à Philbert  Chaillou,  por- 
tier dud.  jardin,  pour  ses  gages  des  neuf  derniers  mois 

1702  et  de  l’année  1703  (5  p.) 787^  103 

A février  : à M.  Fagon,  premier  médecin  du  Roy,  sur- 

intendant  du  Jardin  Royal  des  plantes,  pour  les  dépenses 
qu’il  a fait  aud.  jardin  de  1 700  à 1702  . . . 4 7 9+1  53  6d 
2b  novembre  : à luy,  pour  ses  apointemens  de  l’année 

1703  en  qualité  de  premier  médecin 6ooott 

A luy,  i5oott  pour  ses  gages  en  qualité  de  démonstra- 
teur, et  1200^  pour  ceux  de  sous-démonstrateur  pendant 
1703 2700^ 

18  février-3o  décembre  : à Sébastien  Vaillant,  gar- 
çon du  laboratoire,  pour  ses  apointemens  des  années 

1702  et  1703  (2  p.) Aoott 

A Beaupré,  autre  garçon,  pour  ses  apointemens  pen- 
dant le  même  temps  (2  p.) Aoott 

29  avril-3o  décembre  : au  sr  Boulouc,  apoticaire, 
pour  le  cours  de  chimie  qil’ii  a fait  au  Jardin  royal,  et 
les  drogues  et  médicamens  qu’il  a fourni  pendant  les 


années  1702  et  170*3  aux  Filles  de  Sainte-Geneviève  et 

aux  Carmélites  Capucines  (2  p.) 2678^  163 

20  may  : aux  nommez  Denis  cl  Lionnois,  terrassiers, 
pour  les  ouvrages  qu’ils  ont  faits  aud.  Jardin  royal.  1 o6tt 
1e1  octobre  : à Louis  Poulet,  pollier  de  terre,  pour 
les  terrines  et  pots  de  terre  qu’il  a fournis  pour  lcd.  jardin 

îiott 

3o  décembre  : au  sr  Dacquin,  docteur  en  médecine, 
démonstrateur  aud.  jardin,  pour  ses  apoinlemens.de 


l’année  170.3 iüoott 

Au  sr  du  Vernay,  autre,  pour  idem 100011 

Somme  de  ce  chapitre 1 9976^  1 3 6d 


JARDIN  DU  ROY  À TOULON. 

A novembre  : à Honnoré  Bertaude,  maître  jardinier 
à Toulon,  pour  ce  qu’il  a payé  pour  les  réparations  des 
bàlimensct  du  jardin  du  Roy  pendant  la  présente  année 
1 oott 

ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  et  architecture  de  paris. 

A janvier  : à Ladoyreau,  orfèvre,  pour  18  mares 
3 onces  A gros  de  vaisselle  d’argent  qu’il  a livré  pour 
lesd.  Académies  en  1702,  y compris  le  controlle,  la  façon 

et  la  graveure 1073^1  i3A‘l 

18  février-28  octobre  : au  s1'  Blanchard,  trésorier  de 
l’Académie  de  peinture  et  sculpture  établie  au  Louvre, 
pour  l’entretien  de  lad.  Académie  pendant  les  trois  der- 
niers quartiers  1702  (3  p.) 3000** 

1 5 avril-11  novembre  : aux  srs  de  Cotte,  Bulet,  de 
l’Isle,  Gabriel,  Gobert,  Lambert,  Le  Maistre,  de  la 
Hire  et  Félibien  , architectes,  et  au  sr abbé  Prévost,  pour 
leurs  droits  de  présence  aux  Conférences  de  l’Académie 
d’architecture  de  Paris,  pendant  les  six  derniers  mois 


1702  cl  les  six  premiers  170.3  (A  p.) 53i3H 

20  may-22  juillet  : au  sr  Fossier  l’aîné,  portier  de  la 
susd.  Académie,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers 
mois  1701  et  des  six  premiers  1702(2  p.) A5oH 


i5  juillet  : aux  srs  Nattier  frères,  élèves  peintres, 
pour  leur  subsistance  pendant  les  six  derniers  mois  1702 

36Att 

A Antoine  Rouzille,  pour  le  bois,  bougie,  papier, 
écritures  et  autres  menus  frais  qu’il  a faits  pour  les  susd. 
Conférences  pendant  les  six  derniers  mois  1702.  i59tt 
ier  octobre:  au  sr  de  Launay,  directeur  de  la  Mon- 
noye  des  médailles,  pour  les  médailles  d’or  et  d’argent 
qu’il  a fourni  pour  estre  distribuées  aux  élèves  de  l’Aca- 
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demie  de  peinlure  et  architecture  pendant  1701  et  1702 
906N  is 

Somme  de  ce  chapitre ....  1 1 1 65tt  1 as  4<l 
ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  ROME. 

8 juillet  : au  sr  Duclos,  banquier  à Paris , ayant  l’ordre 
du  sr  Gosset,  banquier  à Rome,  5ooott  pour  son  rem- 
boursement de  pareille  somme  que  led.  sr  Gosset  a payée 
au  sr  Houasse  pour  employer  aux  dépenses  de  lad.  Aca- 
démie qui  y est  entretenue  par  ordre  et  pour  le  service 
de  S.  M.,  et  1200^  pour  le  change  et  frais  de  commission 
6200^ 

LOYERS  DE  MAISONS  ET  HÉRITAGES. 

1 4 janvier  : à Dominique  Descuamps,  pour  le  loyer  des 
(erres  prises  par  les  pépinières  du  Roy  à Versailles  pen- 
dant l’année  1702 3i7tti2s9<1 

21  janvier:  à la  veuve  Rellier,  jardinière  du  parterre 
et  gazon  au  château  de  Saint-Germain,  pour  son  loyer 

de  1702 - i5ott 

A François  Coustillier , jardinier  du  Val,  pour  le 

loyer  de  sa  maison  pendant  l’année  1702 20ott 

A Louis  Garnier,  jardinier  à Marly,  pour  idem.  i5ott 
Au  sr  Moireau , inspecteur  au  château  de  Versailles, 

pour  idem. . ioott 

i4  janvier-3  octobre  : à Jean  Holard,  laboureur  à 
Trapes,  pour  le  loyer  de  la  maison  dont  il  est  locataire, 
occupée  par  le  sr  Parisot,  inspecteur  à Trapes,  pendant 
les  six  derniers  mois  1702  et  les  six  premiers  1703 

(2p.) 23ott 

Au  s1  Legoux,  inspecteur  à Saclay,  pour  le  loyer  de 

son  logement  pendant  l’année  1702 ioott 

Au  sr  de  la  Guipière,  inspecteur  à La  Chapelle,  pour 
le  loyer  de  son  logement  pendant  l’année  1702.  . ioott 

A Martin,  garde  au  Perray,  pour  idem 4ott 

4 février  : à Marc  Quequet,  fermier  de  la  grande 
ferme  du  Perray,  pour  une  année  du  loyer  du  sr  Jumel, 

inspecteur 5ott 

A Jacques  Bourkart,  Suisse  à la  garde  d’une  nouvelle 
porte  de  Conflans-Sainl-Honorine,  pour  le  loyer  de  son 

logement  près  de  lad.  porte,  en  1702 45tt 

A Jean  Hémont,  pour  le  loyer  du  moulin  de  Bougival 
pour  alézer  les  corps  de  pompe  de  la  Machine,  pendant 

1701  et  1702 4oH 

Aux  s"  Bourgault  et  Matis,  arpenteurs,  pour  le  loyer 


974 

de  la  maison  qu’ils  ont  occupée  à Versailles  pendant 

1702  eâott 

1 1 février  : à Jacques  Tripier  , chirurgien  des  Bâti— 

mens  à Marly,  pour  le  loyer  de  son  logement  dans  le  vil- 
lage à Marly,  en  1702 i5oH 

A Déroché,  garçon  fontainier,  pour  le  loyer  de  son 

logement  à Marly 4ott 

A Louis  Baccary,  dit  Dilligent,  invalide  à Marly, 

pour  idem 4 ott 

4 mars  : aux  héritiers  de  la  dame  Clément,  pour 
quatre  années  1/2  du  loyer  d’un  arpent  de  terre  à eux 
aparlenant,  occupé  par  le  magasin  des  marbres  du  Roy 

hors  la  porte  de  la  Conférence 270^ 

A Julien  Chevillard,  fontainier  à Meudon,  pour  le 

| loyer  du  logement  qu’il  a occupé  à Meudon 120+t 

| 1 1 mars  : à Hautecampagne,  garçon  fontainier,  pour 

son  loyer  de  l’année  1702 4ott 

A Jean  Fiat,  autre,  pour  idem 4ott 

A Muzart,  autre,  pour  idem 4ott 

A Jean-François  Chevillard,  autre,  pour  idem.  4ott 

18  mars  : à Léonnard  Minpon,  dit  La  Roche,  garçon 

fontainier  à Marly,  pour  idem 4ott 

A Dubourg,  dit  La  Montagne,  autre,  pour  idem.  4ott 

A Joseph  Loiseleur,  autre,  pour  idem 4ott 

A Henry  Chapelain,  autre,  pour  idem 4ott 

A Barthélémy  Laurens  , autre,  pour  idem 4ott 

Au  sr  Chevalier  Houël,  pour  le  loyer  de  deux  mai- 
sons à luy  aparlenantes,  sçizes  à la  Halle-Barbier,  occu- 
pées par  les  Mousquetaires  pendant  l’année  1702.  36ott 
20  may  : à Louis  de  Lalande,  jardinier  de  l’orangerie 
de  Saint-Germain-cn-Laye,  pour  le  loyer  de  1702. 

8 juillet  : à Gilles  Roussel,  pour  le  loyer  d’une 
grange  occupée  par  le  magasin  du  Roy  à Compiègnc, 

pour  une  année 1 45 

Au  sr  Cailleteau,  dit  Lassurance,  architecte  et  dessi- 
nateur, pour  le  loyer  pendant  deux  années  du  logement 
et  bureau  qu’il  a occupé  à Paris  avec  les  autres  dessina- 
teurs et  commis,  à 4oott  par  an 8oott 

19  aoust  : à la  dame  des  Pointis,  veuve  du  sr  Gau- 
dais,  pour  le  loyer  des  fossez  de  son  château  nommé 
Le  Pont,  occupez  par  les  eaux  qui  viennent  de  l’étang 
de  Lucienne  à la  Machine,  pendant  une  année.  . . 6ott 

19  aoust-3o  décembre  : au  sr  de  Poutrincourt,  pour 
une  année  du  loyer  de  sa  maison , écurie  et  manège 
occupez  par  la  grande  écurie  du  Roy  à Paris,  pendant 

1703  (2  p.) 61  oott 

19  aoust  : à la  veuve  du  sr  Putheaux,  pour  six  mois 

de  loyer  de  sa  maison  de  Meudon , occupée  par  les  offi- 
ciers des  Bâtimens 250+1 
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a 8 octobre  : à Sébastien  Chapelain,  poui'  le  loyer  du  j 
logement  du  sr  Jumel,  inspecteur  au  Perrav,  pendant  | 

une  année 5o** 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 10527**  i6!  gtl 

CHÂTEAU  DE  MONCEAUX. 

ao  may  : à la  veuve  Simon  Bega,  couvreur,  pour  l’en- 
tretien des  couvertures  du  château  de  Monceaux  pendant 

le  troisième  quartier  1702 87**  io’  i 

A elle,  pour  les  ouvrages  faits,  outre  son  entretien, 

au  Sujet  des  grands  vents 70**  17’  6a 

A Fauvet,  autre  couvreur,  pour  led.  entretien  pendant 

le  dernier  quartier  1702 87**ios 

A la  veuve  Nicolas  Gabelle,  serrurier,  pour  l’entretien 
des  ferrures  pendant  les  six  derniers  mois  1702..  6 o+* 

A elle,  pour  ouvrages  extraordinaires  outre  son  entre- 
tien   1 8**  1 9*  8d 

A Jean  Leroy,  horlogeur,  pour  les  ouvrages  qu’il  a 

aits  à l’horloge  du  château  de  Monceaux 7**  is  qd 

A Henry  Dudain,  maçon,  pour  réparations  de  maçon-  ! 

nerie  au  château 29^1 7“  A'1 

A Jean  Legendre,  charpentier,  pour  les  réparations  j 

de  charpenterie  et  de  menuiserie io**i7s8d  j 

Au  s’  Luchet,  inspecteur  à Monceaux,  pour  sesapoin- 

lemens  des  trois  premiers  mois  1703 166**  5S  j 

9 septembre  : à Pierre  Foiiillet,  couvreur,  pour 
l’entretien  des  couvertures  pendant  les  six  premiers  mois  j 

1703 175** 

A Simon  Desaint,  serrurier,  pour  celuv  de  la  serru- 
rerie pendant  led.  temps üo** 

A Louis  Dudin  , maçon , à compte  des  réparations  qu’il 

fait  aux  murs  des  parcs  dud.  château 100*1 

Somme  de  ce  chapitre 873**  i8s  1 id 
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7 janvier  1708  : à M.  l’archevesque  de  Rouen,  pour 
une  année,  escliue  le  3i  décembre  dernier,  du  loyer 
de  deux  maisons  sçizes  rue  Vivien  à Paris,  à luy.apar- 
tenantes,  occupées  par  la  Bibliothèque  de  Sa  Majesté.. 

5ooo**  ! 

Au  sieur  Deville,  12000**,  sçavoir  : 6coo**  par  gra- 
tification, en  considération  du  soin  qu’il  a pris  de  la 
Machine  de  la  rivière  de  Seyne  pendant  l’année  1702, 
et  6ooo**  de  pension  extraordinaire  qui  luy  a esté  1 
accordée  par  S.  M.  pendant  la  mesme  année.  . 12000**  | 
A Jean  Massagati  et  Palmarin  Palmarini , anciens  gon- 
dolliers  vénitiens,  par  gratification,  en  considération  du  i 


service  qu’ils  ont  rendu  sur  le  Canal  de  Versailles  en 

l’année  1702 8oo** 

Au  sr  Soulaigre  , concierge  du  château  vieux  de  Saint- 
Germain-cn-Laye,  pour  son  remboursement  des  dépenses 
qu’il  a fait  pour  faire  nettoyer  les  apartemens  et  cours 

dud.  château  pendant  1702 Aoo** 

Au  sr  curé  de  Marly,  sçavoir:  210**  pour  la  nonjours- 
sance,  pendant  1702,  de  75  arpens  de  pré  compris  dans 
le  fonds  de  Marly,  et  A 7 4*+  5S  pour  la  nonjouissance», 
pendant  lad.  année,  de  la  dixme  des  terres  labourables 
de  lad.  cure  que  le  Roy  a fait  planter  en  bois,  y compris 

la  dixme  du  troupeau  du  Trou  d’enfer 684**  5S 

Au  s1'  Morlet,  par  gratification,  en  considération  du 
soin  qu’il  a pris  des  plants  d’arbres  des  jardins  et  avenues 
des  Maisons  Royalles  pendant  l’année  dernière  1702..  . 

2000** 

Au  s1  Ballon  fils,  par  gratification  pendant  l’année 
1702,  en  considération  des  services  que  feu  son  père  a 
rendus  dans  les  jardins  et  avenues  des  Maisons  Royalles. 

1000** 

A la  veuve  du  sr  Joiirdvn,  cy-devant  inspecteur  dans 
les  bâtimens  et  jardins  du  château  de  Versailles,  pour 
la  pension  que  le  Roy  lui  a accordée  pendant  1702,  en 
considération  des  services  que  led.  deffunt  a rendus..  . . 

3oo** 

A la  veuve  d’OnviER  Fleurant,  cv-devant  jardinier  de 
Trianon,  par  gratification  ordinaire  en  1702,  pour  luy 

donner  moyen  de  subsister  avec  ses  enfans 3oo** 

Au  sr  Prieur,  curé  de  Croissy- la- Garenne,  prèz 
Saint-Germain-en-Laye , pour  son  indemnité,  pendant 
1702 , de  la  nonjouissance  des  dixmes  sur  les.  terres 
acquises  au  nom  de  S.  M.  dans  lad.  parroisse  . . . 375** 
Au  nommé  CiiÂtillon,  jardinier  de  l’orangerie  du  châ- 
teau de  Fontainebleau  , par  gratification  ,en  considération 
du  soin  qu’il  a eu  des  orangers  de.  S.  M.  pendant 

l'année  dernière  1702  . . .* 4oo** 

Au  sr  Gobert,  cy-devant  intendant  des  Bâtimens,  pour 
sa  pension  pendant  la  présente  année,  pour  luy  donner 

moyen  de  subsister  avec  sa  famille i5oo** 

28  janvier  : à divers  particuliers , pour  leurs  payemens 
des dédomagëmens  et  nonjouissances  des  terres,  friches, 
chastaigneraies  et  autres  héritages  à eux  aparlenans , oc- 
cupez par  le  régiment  du  Roy  marqué  prez  de  Béchevet, 
parroisse  de  Lucienne,  dans  le  chantier  de  la  Cardinière, 

pendant  l’année  dernière  1702  g34**  9’ 

18  mars  : aux  principal,  procureur  et  boursiers  du 
collège  de  Cambray,  pour  leur  dédomagement,  pendant 
l'année  1702,  de  leurs  bâtimens  qui  ont  esté  démolis  par 
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ordre  du  Roy  pour  la  construction  du  collège  de  France. 

1180**. 

10  juillet  : aux  officiers  de  Fontainebleau  cy-après 
nommez,  par  gratification,  en  considération  du  bon  état 
de  leurs  entretiens  pendant  1702, 

Sçavoir  : 

A la  veuve  Julien  de  Biuy,  ayant  la  moitié  du  grand 


parterre 3oo*+ 

A Gaspard  Quinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre 

moitié 3oott 

A Varin,  ayant  celuy  des  arbres  fruitiers 200+* 

A luy,  en  considération  de  l’augmentation  de  son  en- 
tretien . . 12  0*+ 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  celuy  du  jardin  de  l’Etang. 

100*+ 

A Nivelon,  ayant  celuy  du  jardin  du  Mail.  . . . 100*+ 

A Voltigeant,  ayant  celuy  des  batteaux i5o++ 

A Couturier,  ayant  celuy  des  fontaines 200++ 

A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albret.  1 5o++ 

A Thierry,  idem  de  la  Ménagerie 60++ 

A Dernaux,  idem  de  la  cour  du  Cheval  blanc.  . ioo+* 


A Toulet,  idem  de  la  Surintendance  des  finances.  200++ 
A la  veuve  Lasalle,  idem  de  la  Surintendance  des  bâ- 

timens 200++ 

A Louis  Desbouts,  ayant  l’entretien  de  la  plus  grande 

partie  du  parc 4oo++ 

A Pion,  ay&nl  la  nourriture  des  cignes  et  carpes  du 

canal 100*+ 

Total 2730*+ 

Au  s’  Marigner,  par  gratification  ordinaire,  en  con- 
sidération du  travail  extraordinaire  qu’il  a fait  pour  la 
vérification  et  le  payement  des  vieilles  délites  dés  bâti— 

mens  des  Maisons  Royalles 3oootl 

Aux  prestres  de  la  Mission  établis  à Fontainebleau, 
pour  leur  subsistance  et  entretennement  pendant  les  six 

premiers  mois  de  la  présente  année  1703 3ooo++ 

1 1 novembre  : aux  héritiers  de  la  dame  Cornuel,  pour 
leur  payement  du  loyer  de  neuf  maisons  qui  leur  apar- 
fiennênt , sçizes  à la  Halle-Barbier,  occupées  parles  AIous- 
quetaires  pendant  l’année  esclnie  le  dernier  décembre 
1701  et  les  six  premiers  mois  de  l’année  1702 , à raison 

de  ifi2ottparan 2Ô3o++ 

Aux  héritiers  de.  la  dame  Dastric,  pour  le  loyer  de 
deux  maisons  qui  leur  apartiennent,  sçizes  à la  Halle- 
Barbier,  occupées  idem  pendant  l’année  1698  et  les 
années  1701  et  1702 , à raison  de  5oo++ par  an . i5oott 
Aux  héritiers  de  la  veuve  Perrier,  pour  le  loyer  de 


deux  maisons  sçizes  idem,  occupées  pendant  le  susdit 

temps » 1 5oott 

Aux  héritiers  de  la  veuve  Massonnet,  pour  le  loyer 

de  deux  maisons,  idem 1080++ 

A la  veuve  Roger,  pour  le  loyer  de  deux  maisons 
sçizes  et  occupées  idem , à la  susdite  raison..  . . 1080+* 
Aux  sr3  Accault,  Montgrand,  Delaistre  et  Cie  de 
la  fourniture  des  marbres  d’Italie,  parfait  payement  de 
182071*+  i!8d,  à quoy  montent  les  marbres  blanc  puf, 
blanc  veiné  et  portor  qu’ils  ont  livré  au  magasin  du  Roy, 
à Paris,  pendant  les  années  1688  et  1689.  h 79.3++ 1 4S 1 od 
A M.  l’évesque  de  Chartres,  parfait  payement  de 
1/1069*+  19\  à quoy  montent  tant  les  nonjouissances  que 
les  diminutions  du  fond  et  du  profit  des  prez  qui  luy 
apartiennent  à cause  de  sa  terre  de  Pontgoin,  lesquels 
sont  comprises  dans  l’innondation  de  l’étang  de  Boizard , 
à la  charge  du  remplov  de  7200**  en  fonds  et  hérittages 

pour  la  sûreté  du  Roy 96 19**  1 4S  8'1 

Aux  héritiers  de  Pierre  Ferré,  parlait  payement  de 
i655++  i6s,  à quoy  monte  l’estimation  du  fonds  et  de  qua- 
torze années  de  nonjouissances  des  terres,  prez  et  vignes, 
à eux  apartenans,  sçituez  sur  le  terroir  de  Choisv-aux- 
bœufs  et  aux  Glaizières,  que  le"  Roy  a fait  enclore  dans 

son  parc  de  Versailles  en  l’année  1687 97/1 ++ 

A M.  Portail,  seigneur  de  Cbatou,  parfait  payemenl 
de  37765*+  7*  6d,  à quoy  monte  l’estimation  qui  a esté 
faite  des  terres  et  autres  hérittages  à luy  apartenans, 
sçituez  sur  le  terroir  de  Chatou  et  dépendons  de  Sa  Sei- 
gneurie, occupez  par  les  avenues,  les  bois  plantés,  les 
carrefours  et  autres  terrains  destinez  pour  l’augmenta- 
tion de  la  garenne  de  Vézinet,  ensemble  les  droits  de 
lots  et  ventes,  apartenans  aud.  sr  Portail,  sur  quantité 
d’autres  hérittages  dépendons  de  lad.  seigneurie  de 

Chatou,  et  indemnité  desd.  droits 8965**  7’  6d 

1 3 octobre  : à divers  particuliers,  pour  leur  payement 
du  prix  principal  des  terres,  prez,  bois,  vignes  et  autres 
hérittages  à eux  apartenans,  sçituez  aux  chantiers  de  la 
Haute-Pierre  et  Chevaudeau,  dépendans  de  la  parroisse 
de  l’Etang-la-Ville , lesquels  sont  compris  dans  l’augmen- 
tation que  S.  M.  a ordonné  estre  faite  à son  parc  de 

Marly  pendant  la  présente  année 3ig56+*  i2s  6d 

A George  Hebert,  fermier  de  la  tuillerie  de  Marjault, 
sçituée  en  la  parroisse  de  Saint-Nom,  tant  pour  son  rem- 
boursement des  tuilles,  carreaux  et  briques  façonnées 
qui  se  sont  trouvées  en  provision  dans  lad.  tuillerie, 
comprise  dans  les  terres  et  héritages  que  S.  M.  a ordonné 
estre  pris  en  la  présente  année  pour  l’augmentation  de 
son  parc  de  Marly,  que  par  gratification  à cause  des  pertes 
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et  dégâts  qu’il  a souffert  au  sujet  de  lad.  acquisition . 

273P 

39  novembre  : à la  veuve  du  s1'  Manessier,  trésorier 
général  des  Bàtimens,  pour  la  pension  qui  luy  a esté 
accordée  et  à ses  fdles  pendant  la  présente  année,  pour 

leur  donner  moyen  de  subsister. 6oott 

2 décembre  : à Dominico  Cdccy,  ébéniste  et  fondeur, 
pour  la  pension  qui  luy  a esté  accordée  par  S.  M.  pen- 
dant la  présente  année 3ooH 

36  novembre  : aux  sTS  Chausset,  Chantemerle  et  C'c, 
parfait  payement  de  6o688àtt  iàs,  à quoy  montent  les 
marbres  de  Languedoc  et  des  Pyrennées  qu’ils  ont  fournis 
pour  le  service  du  Roy,  tant  dans  les  magasins  et  sur  les 
ports  de  la  Conférence  à Paris,  que  sur  les  porls  de 
Rouen  et  de  Bordeaux,  y compris  1 0 2 5 7 qui  leur  ont 
esté  accordez  pour  aucunement  les  dédommager  tant  pour 
le  décomble  des  carrières,  frais  de  voyage,  plus  valeur 
des  gros  blocs  et  colonnes  qui  excèdent  7o  pieds,  que 
pour  la  plus  valeur  des  voitures  de  marbre  de  Sainl-Bo- 
dery,  qu’autres  frais,  prétention  d’intérestz  et  dédoma- 

gemens  desd.  entrepreneurs à 1 6à à N 7S  6'1 

19  décembre  : au  sr  Desgots,  contrôleur  général  des 
Bàtimens,  par  gratification,  en  considération  des  services 
qu’il  a rendus  dans  les  Bàtimens  pendant  i7o3.  2000tt 
Au  sr  Desgodets,  architecte,  pour  ses  apointemens  en 
lad.  qualité,  pendant  la  présente  année  i7o3..  . 20oott 
A Nicolas  Bailly,  peintre  , ayant  la  garde  des  tableaux 
du  Roy,  pour  ses  apointemens  en  lad.  qualité,  pendant 

i7o3 iooott 

Au  sv  Dufresny  de  Rivière,  dessinateur  des  jardins 
du  Roy,  pour  ses  apointemens  en  lad.  qualité , pendant 

l’année  eschue  le  21  septembre  dernier i200tt 

A divers  particuliers,  pour  leur  payement  des  dédo- 
magemens  et  nonjouissances  des  terres,  châtaignerayes 
et  friches  et  autres  bérittages  à eux  aparlenans,  occupez 
par  le  régiment  du  Roy,  marqué  près  de  Béchevet,  par- 
roisse  de  Luciennes,  dans  le  chantier  de  La  Cardinière, 

pendant  l’année  i7o3 9^^  9* 

3/1  janvier  i7oà  : aux  prestres  de  la  Mission,  établis 
à Fontainebleau , pour  les  six  derniers  mois  1 7o3 . 3ooott 
Somme  de  ce  chapitre i55ài6tt 

JARDINS  ET  PÉPINIÈRES  DES  MAISONS  ROYALLES. 


PLANTS  ET  JARDINAGES. 

ià  janvier  : à Chédeville,  parfait  payement  de 
1 0 1 9tt  1 6S,  à quoy  montent  les  maronniers  et  les  arbres 


fruitiers  qu’il  a fournis  pour  les  jardins  des  Maisons 

Royalles  pendant  l’année  dernière  1702 219**  16* 

3o  décembre  : à luy,  à compte  des  arbres  fruitiers 
et  maronniers  qu’il  a fournis  pour  lesd.  jardins..  6oott 
i5  avril  : à Dadolle,  marchand  épicier,  pour  les 
oignons  de  fleurs  de  Provence  qu’il  a fournis  pour  lesd. 

jardins 5àitt35  9d 

20  may  : à Jean  Vernier,  jardinier,  parfait  payement 
de  9-53^  1 os,  à quoy  montent  les  arbres  à fleurs  et  oignons 
de  fleurs  qu’il  a fournis  pour  lesd.  jardins.  . 1 53++  ios 
11  novembre -3o  décembre  : à luy,  sur  les  oignons 
de  fleurs  qu’il  a fournis  pour  lesd.  jardins  (2  p.).  iooott 
11  novembre  : à Dulde,  jardinier,  pour  les  oignons 

de  fleurs  qu’il  a fournis  pour  lesd.  jardins 2o8H 

là  janvier:  à Lauret,  pour  vingt-quatre  septiars  de 
chàteignes  qu’il  a fournis  pour  semer  en  pépinière.  2 20tt 
à février- 1 5 juillet  : à Laforest,  jardinier,  parfait 
payement  de  2883tt  i53  nd,  à quoy  montent  les  plantes 
vivasses  qu’il  a fourni  pour  lesd.  jardins  en  1702  (6  p.). 

i783tt  i55  nd 

11  novembre- 3o  décembre  : à luy,  à compte  desd. 

plantes  on  i7o3  (2  p.) 8oott 

là  janvier-10  juin  : à Blanciiet,  jardinier,  parfait 
payement  de  à 683 H i2s,  à quoy  monte  la  charmille  qu’il 
a levé  dans  la  forest  de  Dreux  et  de  Lions  pour  planter 

en  pépinière  (5  p.) 3883tt  i2s 

i5  juillet  : à luy,  pour  208  boisseaux  de  graine 
d’orme  qu’il  a fourni  pour  semer  en  pépinière  et  pour 
les  fossez  qu’il  a faits  au  pourtour  des  pépinières  de  Ver- 
sailles  a 36»  3 3 fi" 

3o  décembre  : à luy,  à compte  de  la  charmille  qu’il 

lève  dans  la  forest  de  Lions 6ooH 

là  janvicr-ier  octobre  : à Dolot,  jardinier,  parfait 
payement  de  9 6 à 1 i6s  9d,  à quoy  montent  les  spées  de 
charmille,  les  ormes  et  autres  plantes  qu’il  a levé  en 
motte  dans  les  pépinières  de  Versailles  et  voiture,  à 

Marly  (9  p.) 7fiàitt  i6s  q'1 

18  février- 3o  décembre  : à luy,  pour  les  spées  de 
charmille,  les  ormes  et  autres  plantes  qu’il  a levé  en 

motte  et  voiture  à Trianon  (9  p.) 7 9 à à++ 

ier  avril  : à luy,  pour  l’entretien  de  la  fermeture 
d’eschalats  des  dix  remises  à gibier  du  grand  parc  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1702 35ott 

là  janvier  : à Rémy  Jeanson,  jardinier,  parfait  paye- 
ment de  i7àott  io38d,  à quoy  monte  le  troisième  la- 
bour fait  aux  pépinières  de  Versailles.  ...  5àott  103  8‘ 
là  janvier-i5  juillet  : à luy,  pour  les  arbres  qu’il  a 
levés  en  molle  dans  les  pépinières  et  qu’il  plante  dans 
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les  avenues  des  Maisons  Royalles  et  pour  la  charmille 

qu'il  a planté  en  pépinière  (9  p.) 7008^  9d 

19-06  octobre  : à luy,  pour  le  premier  et  deuxième 
labour  qu’il  a fait  aux  plants  et  pépinières  de  Versailles 

(2  p.) 1 A 7 A +t  12’  9d 

31  octobre -3o  décembre  : à luy,  pour  le  troisième 
et  quatrième  labour  qu’il  a fait  auxd.  endroits  (2  p.). . . 

2335«  i/is  id 

\U  janvier-i5  juillet  : à Rigollet,  jardinier,  parfait 
payement  de  11277+t  i3s  6d,  à quoy  monte  la  char- 
mille qu’il  a levé  en  motte' dans  les  pépinières  de  Ver- 
sailles et  les  spées  pour  les  jardins  de  Meudon  (9p.).. 

9277^  i3s  6d 

96aousl-9i  octobre  : à luy,  sur  les  grandes  spées 
de  charmille  qu’il  a levé  en  motte  et  voituré  au  jardin 

des  Thuillcries  (3  p.) 900^ 

h janvier- 22  juillet  : à Ciiolny,  pour  le  buys  qu’il  a 
fourni  pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles  (3  p.). . . . 

658tt  i6s 

21  octobre  : à luy,  pour  1 5 35  bottes  de  buys  nain 
qu’il  a fourni  pour  les  Thuilleries 46ott  io! 

Somme  de  ce  chapitre  ....  A 8 7 3 8 3S  8d 

FUMIERS. 

26  aousü-ii  novembre  : à François  Ha  vaut,  jardi- 
nier, pour  le  grand  fumier  qu’il  voilure  à la  pépinière 

du  Roulle  (7i  p.) 

21  octobre  : à Henry  Butteau,  voiturier,  sur  le  fu-. 
rnier  qu'il  ifournit  pour  les  pépinières  de  Versailles..  . . 

ioott 

i4  janvier- 26  aoust  : à Estienne  Hubins,  voiturier, 
parfait  payement  de  i02ott  5S,  à quoy  montent  les  terres 
d’égout  qu’il  a voituré  dans  les  carrez  de  la  pépinière 


du  Roulle  en  1702  et  1703  (5p.) 5â5tt  5S 

Somme  de  ce  chapitre 1089^  5S 

MANEQU1NS. 


h février-19  aoust  : à Cordelette,  vannier,  pour  les 
manequins  qu’il  a fourni  à la  pépinière  du  Roulle  en 

1702  et  1703  (2  p.) Aiitt 

h février  : à Hendrecy,  vannier,  pour  les  mânes  et  va- 
nettes  d’osier  qu’il  a fourni  à lad.  pépinière  en  1702..  . 

170^ 

1/1  janvier- 3o  décembre  : à Malherbe,  vanier,  par- 
fait payement  do  3h3rj^  7*  9d,  à quoy  montent  les  mânes 
d’osier  qu’il  a fournies  pour  les  pépinières  du  Roy  (5  p.) 

. . . 2237^  7S  9d 
e8i8tt  7’  9d 


POTS  DE  TERRE. 

h février  : au  nommé  Marcelins,  pottier  de  terre, 
pour  les  pots  de  terre  qu’il  a fournis  à la  pépinière  du 
Roulle  en  1702 ioâtt 

MENUISERIE. 

20  may  : à Béguins,  menuisier,  pour  les  caisses  qu’il 
a fourni  pour  les  orangers  de  la  pépinière  du  Roulle . . . 
iâ3tt  ios 

OUVRIERS  DES  PEPINIERES. 

1 h janvier- 3o  novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  à la  pépinière  du  Roulle 

pendant  la  présente  année  (17  p.) 5g8ott  1 is  9d 

1/4  janvier- 3o  novembre  : à ceux  qui  ont  veillé  à la 
conservation  des  plants  d’arbres  des  avenues,  pépinières 

et  parcs  de  Versailles  (1 5 p.) 2o3ott  12’ 

A ceux  qui  ont  levé  en  motte  des  gros  maronniers, 
des  arbres  vercls,  oignons  de  fleurs  et  arbres  à fleurs,  et 
les  ont  voituré  dans  les  jardins  des  Maisons  Royalles 

(6p.) 7986^3’ 

1 8 février  : à ceux  qui  ont  étesté  des  ormes  dans  les 

carrez  des  bois  que  l’on  coupe  dans  le  petit  parc 

. 162^  6S 

k mars-3o  novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à se- 
mer en  pépinière  du  gland  et  des  châteignes,  et  autres 

ouvrages  (12  p.) 3203^  i2s  q'1 

i5  avril  : à ceux  qui  ont  élagué  les  arbres  des  ave- 
nues des  Thuilleries î&eqtt  3 5 

20  may- 10  juin  : à ceux  qui  ont  marcotté  des  billes 

d’ormes  de  bois  blanc  ( 2 p.) iog4tt  9’  iod 

ho  may  : à ceux  qui  ont  échenillé  les  arbres  des  ave- 
nues des  environs  de  Versailles 3i2tt  1 A5 

90  may-10  juin  : à ceux  qui  ont  fourni  des  gérofïïées 
doubles  et  autres  fleurs  pour  les  jardins  des  Maisons 

Royalles  (3  p.) 3882tti3‘ 

Somme  de  ce  chapitre 2608 itt  5S  V 

CHÂTEAU  DE  SAINT-GERMAIN -EN -LA YE . 


MAÇONNERIE. 

h février- 3o  décembre  : à la  veuve  Jacques  Barbier, 
maçon , à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’elle  a 
fait  faire  en  la  dépendance  du  château  de  Saint-Germain- 

en-Laye  ( 1 h p.) ââoott 

19  aoust- 21  octobre  : à Jean  Beauté,  maçon,  sur 

62 . 


Somme  de  ce  chapitre 
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98A 


les  réparations  qu’il  a fait  aux  murs  de  clôture  de  la 


forest  de  Saint-Germain  (4  p.) 75ott 

Somme  de  ce  chapitre 5i5o* 


CHARPENTERIE. 

i5  avril- 3o  décembre  : à Jean-Jacques  Aubert,  char- 
pentier, sur  ses  ouvrages  de  charpenterie  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Saint-Germain  (6p.)  ...  2100* 
26  aoust  : à luy,  pour  les  poteaux  qu’il  a posez  et 
déposez  pour  tendre  les  tapisseries  à la  I^este-Dieu  der- 
nière, à Saint-Germain 260* 

3 0 décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  charpen- 
terie qu’il  a faits  à la  salle  des  gardes  de  Monseigneur, 
aud.  château 75* 

Somme  de  ce  chapitre. . . 2 42  5* 

COUVERTURE. 

i5  avril- 1 5 novembre  : à Simon  Deschamps,  cou- 
vreur, sur  les  ouvrages  et  réparations  de  couverture  qu’il 
a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Saint-Germain 
(2  p.) 3oo* 

menuiserie. 

4 février-ier  avril  : à Michel  Dubois,  menuisier, 
parfait  payement  de  5704*  i5s  gd,  à quoy  montent  les 
ouvrages  qu’il  a faits  et  réparez  aud.  château,  en  169g, 

1700,  1701  et  1702  (2  p.) 344*  i5s  ga 

io  juin-3o  décembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  1703  (5  p.). . uoo* 


30  may  : à François  Marchand,  pour  vingt  feuilles 
de  vieux  parquet  de  bois  de  chesne  qu’il  a livré  au  ma- 
gasin de  Saint-Germain 5o* 

19  aoust  : à Jacques  Guesmard,  pour  les  perches  de 
châteignier  qu’il  a livré  au  magasin 57**  ios 

Somme  de  ce  chapitre i552*  5S  gd 


serrurerie. 

U février- 20  may  : à Joseph  Rouillé  , serrurier,  parfait 
payement  de  766 1 1+ 17’  2d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
et  réparations  de  serrurerie  qu’il  a fai  ts  en  la  dépendance 
dud.  château  pendant  les  années  1698,  1699,  1700  et 


1701  (6  p.) 1221*  17“  2d 

19  aoust -3o  décembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 
vrages de  serrurerie  en  1703  (4p.) gSo+t 


Somme  de  ce  chapitre  ....  2171*  1 7“  2d 

PLOMBERIE. 

h mars  • à Jacques  Lucas,  plombier,  pour  les  ouvrages 


de  plomberie  qu’il  a livrez  au  magasin  de  Saint-Germain 
en  1701  et  1702 197tt  4S  4d 

VITRERIE. 

i4  janvier-3o  décembre  : à Claude  Cossette,  vitrier, 
pour  les  om'rages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits 
au  château  de  Saint-Germain  depuis  le  mois  de  dé- 
cembre 1701  jusqu’au  mois  de  novenibre  1702  (11  p.). 
127  6+t  1 8S  3d 

PAVÉ. 

4 février- 21  octobre  : à Gilles  Deziaux,  paveur, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  pavé  qu’il  a faits  en 
la  dépendance  dud.  château  en  1702  (3p.)....  700*1 

PEINTURE. 

4 février  : à Jean-Baptiste  Fauconnier,  pour  ouvrages 
de  grosse  peinture  qu’il  a faits  en  la  dépendance  des  châ- 
teaux de  Saint-Germaiir en  1701  et  1702.. . 85*  8S  3d 

29  avril  : à Jean  Le  Brun,  pour  trois  couches  de  blanc 
à détrempe  qu’il  a donné  à l’apartement  n°  28  dud.  châ- 


teau  21* 

h novembre  : à Louis  Poisson,  sur  la  grosse  pein- 
ture qu’il  fait  aud.  château 200* 

Somme  de  ce  chapitre 3o6*  83  3d 


TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

h février  - 4 mars  : à Pierre  et  Guillaume  Motte, 
jardiniers,  parfait  payement  de  4^7 9++  5%  à quoy  mon- 
tent les  labours  et  la  grande  charmille  qu’ils  ont  levé 
en  motte  dans  la  forest  de  Saint-Germain  et  qu’ils  ont 
plantée  pour  regarnir  la  palissade  de  la  grande  terrasse 
et  celle  du  boulingrin  du  château  neuf  (3  p.).  929++  5S 
i5  juillet  : à Jean  Canonville,  terrassier,  pour  les 
régallemens  qu’il  a fait  à la  terrasse  et  aux  routtes  du 

petit  parc  de  Saint-Germain 4 5* 

19  aoust- 1er  octobre  : à luy,  pour  les  éboulis  qu’il 
ôte  aux  escarpemens  de  la  forest  de  Saint-Germain 

(3  p.) 235* 

h mars  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier,  pour  les  la- 
bours qu’il  a donné,  pendant  1701,  aux  ormes  à bois 
perdu  et  autres  endroits  du  petit  parc  de  Saint-Ger- 
main  i45*  4d 

3o  décembre  : à luy,  pour  la  charmille  qu’il  a plantée 
en  motte  aux  palissades  des  parterres  du  vieux  châ- 
teau  l32* 

i5  avril  : à Nicolas  Touloupe,  terrassier,  pour  di- 
vers ouvrages  de  terrasse  et  fourniture  de  fumier  qu’il  a 
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faits  le  long  des  murs  des  espallicrs  et  dans  le  verger  du 

jardin  du  Val io6tt  i2s 

18  février-ier  octobre  : à Gaucher  Le  Vieux,  terras- 
sier, pour  les  ormes  de  la  grande  charmille  qu’il  a levé 
en  motte  dans  le  petit  parc  et  qu’il  a replanté  en  divers 
endroits  de  la  dépendance  du  château , et  autres  menus 


ouvrages  de  terrasse  (8  p.) io3 

Somme  de  ce  chapitre i8âatt  7"  Ad 


DIVERSES  DÉPENSES. 

1 8  février  : à Estienne  La  Rue  , pour  les  matéreaux 
d’un  mur  de  clôture,  d’une  écurie  et  d’une  remise  bâtie 
proche  la  petite  maison  apartenante  au  Roy,  joignant  le 

jeu  de  paume  à Saint-Germain i5ott 

29  avril-19  aoust  : à Claude  Le  Comte,  taillandier, 
pour  les  outils  qu’il  a livrez  au  magasin  en  1703  (2  p.). 

56tt  7" 

29  avril- 3o  décembre  : à Jean  Gautier,  charbon- 
nier, pour  vingt-neuf  muids  de  charbon  qu’il  a livré  au 

magasin  (2  p.) ioitt  ios 

20  may  : à Charles  Martin,  haucheron,  pour  un  mil- 
lier de  fagots  provenans  de  branches  d’ormes  élagués 

dans  le  petit  parc 5o+* 

A Jean  Padelin  , ramoneur,  pour  2 55  cheminées 
qu’il  a ramonées  dans  led.  château  en  1702..  . 89+t  5S 
i5  juillet  : à Estienne  Lafleur,  pour  100  bottes 
d’échalats  de;  bois  de  chesne  qu’il  a livré  dans  le  jardin 


du  Val ...  56W 

19  aoust --ai  octobre  : à Adrien  Mignot,  terrassier, 
pour  menus  ouvrages  de  terrasse  (A  p.) i38tt 


19  aoust  : à Jean  Villot,  pour  AA  livres  pesant  de  fil 

de  fer  qu’il  a livré  au  magasin  de  Saint-Germain 

^ 2 Att  As 

A Jean  Varis,  ramonneur,  pour  les  ramonnages  de 

cheminées  qu’il  a fait  aud.  château 1 1 2tt  7' 

26  aoust  : à Mathieu  Lambert,  fayancier,  pour  cent 
cloches  de  verre  qu’il  a fourni  pour  le  jardin  du  Val.  36tt 
A novembre  : à Noël  Maillot,  vannier,  pour  cent 


mânes  d’osier  qu’il  a livré  au  magasin..  . 20^ 

Somme  de  ce  chapitre 833tt  i33 


ENTRETIENS  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

18  mars  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier  de  l’oran- 
gerie, pour  le  chauffage  de  lad.  orangerie  pendant  l’hy- 

ver  dernier 25o*t 

20  may-3o  décembre  : aud.  de  la  Lande,  pour  l’en- 
tretien de  lad.  orangerie  pendant  les  six  derniers  mois 
1702  et  les  six  premiers  1703  (3  p.). .......  iAoott 


A la  veuve  Jean  de  la  Lande,  pour  celuy  du  grand 
parterre  en  broderie  pendant  le  même  temps  (A  p.). . . 

i35ott 

A Louis  de  la  Lande,  pour  celuy  du  boulingrin,  pour 

idem  (A  p.) i337tt 

A la  veuve  Rellier,  pour  celuy  du  jardin  en  gazon, 

pour  idem  (A  p.) i65ott 

A François  Laveciief,  pour  celuy  du  jardin  et  par- 
terre du  château  neuf,  pour  idem  (A  p.) 525+1 

A François  Coustillier,  pour  celuy  du  pavillon  du 

Val,  pour  idem  (A  p.) Aooott 

A Pierre  Goëren,  dit  La  Salle,  concierge  dud.  pa- 
villon , pour  idem  ( A p.) 1 2 00tt 

A Claude  Marais,  veuve  Patenostre,  concierge  du 

Chenil , pour  idem 1 8ott 

A Pierre  Rertin,  concierge  du  château  neuf,  pour 

idem  ( A p.  ) A75tt 

A Antoine  Razire  , concierge  de  la  petite  écurie , pour 

idem  (A  p.) 200tt 

Au  sr  Soulaigre  , concierge  du  château  vieux , chargé  de 

l’entretien  de  l’horloge,  pour  idem  (A  p.) 3oott 

Aud.  Goëren,  portier  du  parc  de  Saint- Germain,  pour 

idem 7°°tt 

A Cleremboust,  portier  du  grand  parterre,  pour  idem. 
36ott 

A Estienne  Treheux,  concierge  de  la  Surintendance 

des  Râtimens,  pour  idem  (A  p.) 2 00tt 

A Claude  Lefebvre,  concierge  de  la  maison  de  la 

Religion,  pour  idem  (A  p.) 200^ 

A Simon  Desciiamps,  pour  l’entretien  des  couvertures, 

pour  idem  ( A p. ) iooott 

20  may- 19  aoust  : à Jacques  Déroché,  fds  et  héri- 
tiers de  Jean  Déroché,  garçon  plombier,  pour  les  six 

derniers  mois  1702  jusqu’au  8 avril  1703  (2  p.) 

A63tt  3* 

28  octobre  : à Jean  Le  Camus,  garçon  plombier,  pour 
ses  gages  depuis  le  8 avril  jusqu’au  3o  septembre  der- 
nier  2g3tt  8S  6d 

Somme  de  ce  chapitre i6o83tt  113  6d 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  DU  CHATEAU 
DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

îA  janvier- 3o  novembre  : aux  ouvriers  qui  ont 
travaillé,  à la  journée  du  Roy,  en  la  dépendance  des 
châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye  depuis  le  mois  de 
décembre  1702  jusqu’au  mois  de  novembre  1703 
(18  p.) i636tt  9“  Ad 
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18  février:  à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  les  gla- 
cières de  Saint-Germain-en-Laye 665+*  55 

Somme  de  ce  chapitre 2 3oi*+  iAs  4d 

CHÂTEAU  DE  MARLY. 

MAÇONNERIE. 

7 janvier -3o  novembre:  à Jacques  Mazière,  entre- 
preneur, parfait  payement  de  295665++ 85  î id,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  tant 
pour  la  clôture  du  nouveau  parc  de  Marly,  qu’en  divers 
endroits  de  la  dépendance  du  château  de  Marly,  pendant 
1701  et  1702  (i4  p.) 47209++  i3s  nd 

9 septembre- 3o  décembre:  à luy  et  Jacques  Vari- 
gnon,  à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  font 
dans  la  dépendance  du  château  de  Marly  ( 6 p.)  i64oo++ 

A eux , sur  les  murs  de  clôture  de  la  nouvelle  aug- 
mentation du  parc  de  Marly  (10  p.) 4oooo++ 

3o  décembre  : à eux,  sur  le  nouveau  bâtiment  adossé 
contre  les  corps  de  garde  suisse  et  françois.  . . . 9000++ 

11  février- 3o  novembre  : à Denis  Anceau,  fontainier, 
à compte  des  ouvrages  en  ciment  qu’il  a faits  à la  rivière 
de  Marly  et  des  conduites  de  grais  qu’il  a posez  en  divers 
endroits  de  la  dépendance  du  château  (6p.)...  1 4oo*t 

20  juillet:  à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour 

pescher  les  carpes  de  couleur  de  l’étang  do  Roquancourt 
qui  ont  esté  amenées  dans  le  bassin  des  carpes  de  Marly 
en  1702 1 -7 8+t  !is 

7 octobre:  à Bourlo,  tailleur  de  pierre,  sur  les  in- 
crustemens  qu’il  fait  à la  pierre  de  taille  des  jouées  de 
la  rivière  de  Marly 3 00** 

21  octobre  : à Adrien  Boquet,  autre,  sur  les  rainures 

et  les  trous  qu’il  faits  dans  la  pierre  des  napes  de  lad.  ri- 
viere 200^ 

Somme  de  ce  chapitre. . 1 1 4 6 8 7 1 l id 

TERRASSES. 

11  février- A novembre:  à Pierre  des  Loiiiers,  ter- 
rassier, pour  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  du  château  de  Marly  (9p.)..  2A7211  5S  3d 

6 may-17  juin:  à luy,  sur  les  bonnes  terres  qu’il  a 
transporté  pour  remplir  les  tranchées  des  plattes-bandes 
des  deux  nouveaux  parterres  et  les  grosses  recoupes  qu’il 
a aussi  transportées  dans  les  allées  (3  p.) 35ott 

22  juillet- 21  octobre  : à luy,  sur  la  glaise  qu’il  a 

façonné  dans  la  nouvelle  pièce  au  bas  de  la  rivière  de 
Marly  (6  p.) 1600*+ 


3o  décembre  : à luy,  sur  les  terres  du  glacis  de  la 

route  royalle  du  parc  de  Marly 8oo++ 

21  janvier-11  février  : à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pitre, 
et  Hugues  Mattelin,  terrassiers,  parfait  payement  de 
3 0773^ , à quoymontentla  fouille  et  transportdes  bonnes 
et  mauvaises  terres  qu’ils  ont  faits  pour  remplir  les  ré- 
servoirs des  bosquets  du  jardin  de  Marly,  en  1701  et 

1702  (2  p.) ' 5773tt 

3o  décembre  : à Jean  Morin,  terrassier,  pour  les  ou- 
vrages de  terrasse  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Marly iq3++  123 

2A  janvier- 3o  décembre  : à Charles  Girault,  terras- 
sier, pour  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en  la  dé- 
pendance du  château  de  Marly  en  1702  et  1708  (17  p.) 

6601++ 

3 0 décembre  : à luy,  pour  les  voyages  qu’il  a faits 
pour  aller  chercher  des  carpes  pour  le  Roy 9 Att 

21  janvier- 3o  décembre  : à Noël  Lavenet,  terrassier, 

à compte  des  terres  glaises  et  autres  qu’il  a enlevées  au 
bas  du  glacis  à droite  de  l’abreuvoir  du  bas  du  jardin  de 
Marly  (1 3 p.) 3070++  4*  6d 

A Hugues  Mattelin,  terrassier,  à compte  des  ouvrages 
de  terrasse  qu’il  a faits  dans  la  dépendance  du  château  de 

Marly  en  1702  et  1703(11  p.) i252i++8s 

A luy,  sur  la  recoupe  qu’il  voiture  de  Carrière-sous- 

Bois  dans  le  jardin  de  Marly  (16  p.) 12800*+ 

A Nicolas  Béguin,  terrassier,  pour  les  ouvrages  de 
terrasse  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Marly  en  1702  et  1703  (17  p.) io864++  35  6d 

ier  octobre -3o  décembre  : à luy  et  Nicolas  Borienne, 
pour  les  terres  qu’ils  ont  remué  pour  l’excavation  du 
nouveau  bassin  des  carpes  du  jardin  de  Marly,  et  autres 

ouvrages  de  terrasse  (3  p.). . 698**  17’  6d 

A novembre  — 3o  décembre  : à Jean  Thierry,  terrassier, 
pour  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en  la  dépendance 
du  château  de  Marly  (2  p.) 6A5++  2 5 

22  juillet  : à Michel  Rateau,  terrassier,  pour  ouvrages 

faits  au  jardin  de  Marly 160+t 

4 novembre  : à Jacques  Aury,  terrassier,  pour  avoir 
ôté  de  la  pièce  d’eau  au-dessous  des  napes  de  Marly  tous 
les  tuiaux  de  plomb  et  de  fer  de  18  et  de  12  pouces  de 

diamettre ioo++ 

A Bicherel,  terrassier,  pour  divers  ouvrages  de  ter- 
rasse qu’il  a faits  à Marly 54+*  81 

21  janvier -17  juin  : à François  Rayé,  terrassier,  à 
compte  des  terres  glaises  qu’il  enlève  au  bas  du  glacis  à 
droite  de  1 abreuvoir  du  bout  du  jardin  de  Marly  (8p.) 

i33o+*  i6s 6d 

Somme  de  ce  chapitre. . . . 60028*+  17’  3d 


989 


ANNÉE  1703.  — CHÂTEAU  DE  MARLY. 


990 


JARDINAGES. 

7 janvier-3o  décembre:  à Nicolas  Borienne,  jardi- 
nier, à compte  des  Irenchées  qu’il  a fait  le  long  des  allées 
du  bois  du  côté  gauche  de  la  rivière  de  Marlv,  et  des 
bonnes  terres  qu’il  y raporte  pour  y planter  des  palis- 
sades (17  p.) 1 1 9^6^  33 

3 1 janvier  - 4 novembre  : à Charles  Amelot,  jardinier, 
pour  les  journées  de  portiers  qui  ont  gardé  les  portes  des 
bosquels  de  Marly  en  1703  et  1703  (5  p.).  . . . 876*1 

1 9 aoust  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  recoupe  qu’il  a 

fait  à Marly 3oo*l 

7 janvier-  3o  décembre  : à Pierre  et  Guillaume  Motte  , 
jardiniers,  à compte  des  ormes  et  de  la  charmille  qu’ils 
fournissent  pour  regarnir  les  plants  dans  les  jardins  et 

bosquets  de  Marly  (17  p.) 16200*1 

11  février-18  mars  : aud.  Guillaume  Motte,  pour 

divers  ouvrages  de  jardinage  (3p.) 47  2**  4 3 6<l 

18  may-33  avril  : à Fontaine,  jardinier,  à compte 
des  plants  qu’il  regarnit  et  plante  dans  les  plants  au- 

dessous  de  l’abbreuvoir  de  Marly  (9  p.) 4oo** 

38  octobre-3o  novembre  : à Charles  Barré,  jardi- 
nier, à compte  du  gros  treillage  qu’il  fait  dans  le  parc  de 

Marly  pour  y servir  de  clôture  (2p.) 600+* 

33  juillet -9  septembre  : à Guillaume  et  Laurens 
Dolot,  jardiniers,  sur  les  ormes  et  autres  plantes  qu’ils 
ont  levez  en  motte,  voiturez  et  plantez  en  plusieurs  en- 
droits de  la  dépendance  de  Marly  (3p.) 1800** 

Somme  de  ce  chapitre 325g4*i  7'  6J 

VOITURES. 

32  avril  : à François  Desloriers,  voiturier  par  eau, 

pour  19  toises  1/3  cube  de  terreau  qu’il  a livré  dans  le 
jardin  de  Marly 628**  175  6'1 

21  janvier-11  février  : à Pierre  Ponton,  voiturier, 
pour  26  journées  d’une  voiture  à trois  chevaux  qu’il  a 
employé  à voiturer  des  gauleltes  de  la  forest  de  Marly 

dans  le  jardin  dud.  Marly  (2p.) 1 66+t  1 7"  6a 

4 novembre  : à Guillaume  Féron,  pour  dix  journées 

d’une  voiture  à quatre  chevaux 90** 

18  mars  : au  nommé  Delaunay,  voiturier,  pour 
102  journées  de  gros  chevaux  d’attelage  qu’il  a fourni 
pour  traîner  les  grands  ormes  en  motte  levez  au  pour- 
tour de  l’étang  des  Graissets  et  voiturez  dans  le  jardin 

de  Marly 329**  1 o3 

21  octobre  : à Gilles  Saillan,  autre,  pour  huit  jour- 
nées d’une  voiture  à quatre  chevaux  qu’il  a employé  à 
voiturer  des  démolitions  au  magasin  de  Marly. ...  72** 
4 novembre -3o  décembre  : à Renaud,  voiturier,  sur 


le  terreau  qu’il  voiture  dans  le  jardin  de  Marly  (3  p.). 

i4oot* 

Somme  de  ce  chapitre 2 3 8 7 H 5! 

PERCHES,  CERCEAUX  ET  OZIER. 

11  février- 3o  décembre  : à Lafléche,  marchand  de 
bois,  à compte  des  perches  de  bois  de  cbàtaigner  qu’il 
fournit  au  magasin  de  Marly  (11  p.) 1 goott 

21  janvier:  à Jean  Gareau,  marchand  de  bois,  pour 
les  grands  cerceaux  à cuve  qu’il  a livrés  au  magasin  de 
Marly,  à îo**  la  douzaine 8o** 

21  janvier- 3 juin:  à Henry  Milard,  autre,  pour 
d’autres  plus  grands  cerceaux  livrez  idem,  à 1 1 **  la  dou- 
zaine (6p.) 1693**  103 

21  janvier-  3o  décembre:  au  sr  Guillais,  pour  4 20 

gerbes  d’osier  franc  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly 
(3  p.) 52Ôtt 

25  février- 22  avril  : à Nantois,  vannier,  pour  309 
gerbes  d’ozier  franc  qu’il  a fourni  aud.  magasin  (2  p.). 
3ogtt 

3 5 février  : à Simphorien  Potier,  pour  soixante 
gerbes 6o+t 

22  avril -3o  décembre:  à Mathurin  Pellerin,  pour 

les  perches  et  oziers  qu’il  a livrez  aud.  magasin,  et  pour 
faire  les  treillages  de  clôture  du  parc  (11  p.) . . 646o*i 

23  juillet-19  aoust  : à luy,  pour  les  cerceaux  qu’il  a 

fournis  (2  p.) i25ii*i93  6a 

1 9 aoust  : à Louis  Langelin  r vannier,  pour  deux  cor- 
beilles pleines  de  Heurs  et  de  fruits  qu’il  a fait  et  posé 
au-dessus  des  portiques,  au  bout  des  berceaux  des  deux 
cotez  de  la  place  du  bas  de  la  rivière  de  Marly.  . 260** 

3 0 décembre  : à Thomas  Raverdy,  pour  200  gerbes 
d’ozier  franc  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly.  . . 2 501* 
Somme  de  ce  chapitre.  . . . 12839*1 9*  6'1 

charpenterie. 

7 janvier- 3o  décembre  : à Jean-Jacques  Audert,  char- 
pentier, parfait  payement  de  1 A Ai  9 7 1 ++  7"  4d,  à quoy  mon- 
tent tous  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  du  château  de  Marly  depuis  l’année  1696 
jusqu’au  3o  novembre  1703  (17  p.) 4i443l*53 

3 0 décembre  : à luy,  sur  la  charpenterie  qu’il  fait  au 
nouveau  bâtiment  adossé  contre  le  corps  de  garde  suisse 
et  françois îooo** 

7 janvier -ier  octobre  : à Pierre  Lauvergnac,  char- 
pentier, sur  ses  ouvrages  de  charpenterie  en  plusieurs 
endroits  de  la  dépendance  du  château  de  Marly  en  1699 


et  1 700  (10  p.) i85o** 

Somme  de  ce  chapitre 4429311  53 


991 


COMPTES  DES  BATIMENTS  DU  ROI. 


992 


COUVERTURE. 

7 janvier -6  may  : à Gilles  Charuel,  couvreur,  à 
compte  des  ouvrages  et  réparations  de  couverture  qu’il  a 
faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (3p.)  75o++ 
î o décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  nouveau 
bâtiment  adossé  contre  le  corps  de  garde  suisse  et  Fran- 
çois   1 2 0 0++ 

22  avril  : à Nicolas  Y vos  , couvreur  en  chaume,  pour 
sa  main-d’œuvre  des  ouvrages  de  couverture  en  chaume 
et  des  fournitures  qu’il  a fait  pour  les  réparations  des 
couvertures  des  quatre  glacières  de  Marly  ....  49++  1 
Somme  de  ce  chapitre i999++ns 

menuiserie. 

7 janvier- 3o  décembre  : à Jacques  Mirel,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  (i5  p.) 5ioo++ 

3 o décembre  : à luy,  sur  la  menuiserie  du  bâtiment 
adossé  contre  le  corps  de  garde  suisse  et  françois.  4oo++ 
7 janvier -3o  décembre:  à Denis  Davignon,  menui- 
sier, sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  en  la  dé- 
pendance du  château  de  Versailles  (i5  p. ) 465o++ 

3o  décembre  : à luy,  sur  la  menuiserie  du  bâtiment 
adossé  contre  le  corps  de  garde  suisse  et  françois.  /ioo++ 
7 janvier- 8 avril  : à Jean  Guesnon,  menuisier,  sur 
les  ouvrages  qu’il  fait  au  château  de  Marly  (4  p.)  1 700^ 

10  décembre  : à luy,  sur  la  menuiserie  au  nouveau 

bâtiment  adossé  contre  le  corps  de  garde  suisse  et  fran- 
çois   2 00  0++ 

1 1 février  : à luy  et  Denelle,  sur  la  menuiserie  qu’ils 
font  à l’apartement  de  Monseigneur,  à Marly  . . . 20ot+ 

i4  octobre- 3o  décembre  : à eux,  à compte  de  leurs 
ouvrages  aux  pavillons  des  Globes  à Marly  (6  p.).  8200*+ 
7 janvier  : à eux,  à compte  des  ouvrages  de  menui- 
serie qu’ils  ont  faits  pour  les  changements  de  l’aparte- 
ment  de  Monseigneur,  au  rez-de-chaussée  du  château  de 

Marly 5oo++ 

10  décembre  : à Jean  Denelle,  pour  ses  ouvrages  au 
nouveau  bâtiment  adossé  contre  le  corps  de  garde  suisse 

et  françois 2000++ 

Somme  de  ce  chapitre 25i5o++ 

serrurerie. 

7 jajivier-3o  décembre  : à Joseph  Rouillé,  serrurier, 
sur  les  gros  fers  et  serrurerie  qu’il  fournit  pour  Marly 

(i5  p.) 7300++ 

10  décembre  : à Denis  et  François  Caffin,  serruriers, 


sur  la  serrurerie  du  nouveau  bâtiment  adossé  contre  le 
corps  de  garde  suisse  et  françois i5oo+* 

7 janvier- 3o  décembre  : à Alexis  Fordrin,  serrurier, 
sur  les  ouvrages  de  gros  fers  et  de  serrurerie  qu’il  a faits 
en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (i5  p.).  9500++ 

11  février- k novembre  : à Louis  Fordrin  et  Denis 
Caffin,  serruriers,  parfait  payement  de  2o53++  pour  deux 
parties  de  balcons  qu’ils  ont  faits  et  posez  à l’augmen- 
tation de  la  terrasse  du  bas  du  jardin  de  Marly  (3p.).. 
1 3o3++ 

6 may  : aux  nommez  Fordrin,  Caffin,  Petit  et  Pa- 

rent, serruriers,  parfait  payement  de  1/170+*  pour  les 
ouvrages  de  gros  fer  qu’ils  ont  faits  pour  la  couverture 
du  pavillon  du  bosquet  du  couchant /170+t 

3 juin  : à Petit,  Parent  et  Caffin,  serruriers,  pour 
les  tripiers  de  fer  qu’ils  ont  fournis  au  magasin  de  Marly 
en  1701 391++ 1 2S 

26  février:  à Gaston  Martin,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  i35++  3S,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  gros 
fer  qu’il  a fournis  à Marly A5++  35 

22  juillet- 3o  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  pendant  les  années  dernières  ( 3 p.) 
i35o++ 

7 janvier- 3o  décembre  : aux  nommez  Caffin,  Petit 

et  Parent,  serruriers,  à compte  des  balcons  de  fer,  rem- 
plis d’ornemens,  qu’ils  ont  faits  autour  des  bassins  des 
bosquets  du  jardin  de  Marly  (16  p.) 7 qSo+t 

8 avril- 3o  décembre  : à eux,  sur  ceux  qu’ils  font 

pour  poser  autour  de  la  pièce  de  la  demie  lune  des  Vents 
(i3  p.) 9/100++ 

/i  novembre- 3o  décembre:  à eux,  sur  ceux  qu’ils 
font  autour  des  Globes  (3p.) 2800++ 

21  janvier- 3o  décembre:  à René  L'aloue,  serrurier, 

pour  les  ouvrages  de  serrurerie  et  de  gros  fer  qu’il  a faits 
à Marly  en  1702  (2  p.) 1 8o++  1 a s Grl 

G may  : à Mathurin  Ferret,  serrurier,  pour  /18  râ- 
teaux à dents  de  fer,  dont  les  fûts  sont  ferrés  de  taule 
par  les  bouts,  qu’il  a livrés  au  magasin  de  Marly..  Z18++ 

3o  décembre  : à Jean  Chapelain,  pour  la  serrurerie 
qu’il  a fait  à la  sacristie  de  la  parroisse.  . . 1 5 1 ++  12’  6'1 
Somme  de  ce  chapitre /11889++  19’ 

VITRERIE. 

7 janvier- 3o  décembre  : à Jean  Desormeaux,  vitrier, 
à compte  des  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il 
fait  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (1  6 p.). . . . 
655o»+ 

22  juillet  : à luy.  pour  avoir  nettoyé  toutes  les  glaces 
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dans  la  dépendance  du  château,  pendant  une  année  finie 


le  ier  may  1703 100** 

Somme  de  ce  chapitre 665o** 


PLOMBERIE. 

7 janvier- 4 novembre  : à Jacques  Lucas,  plombier,  '■ 
à compte  de  la  main  d’œuvre  du  plomb  qu’il  employé  et  J 
qu’il  livre  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (i5  p.) 
. 81 5o**  ; 

1 0 - 3o  décembre  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  plom- 
berie au  nouveau  bâtiment  adossé  contre  le  corps  de  garde 


suisse  et  françois  (a  p.) 23oo** 

Somme  de  ce  chapitre io45o** 


OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

i4  octobre- 3o  décembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fon- 
deur, à compte  des  robinets  et  autres  ouvrages  de  cuivre 
qu’il  fait  pour  les  fontaines  de  Marly  (5p.)...  3ooo** 

PAVÉ. 

7 janvier- 3o  décembre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  à 
compte  des  ouvrages  de  pavé  qu’il  fait  en  la  dépendance 
du  château  de  Marly  (16  p.) i4ioo** 

5 novembre  : à luy,  parfait  payement  de  79402**  i8s  r]A, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  du  château  de  Marly  pendant  les  années 
1699,  1700,  1701  et  1702 12602**  i8*7d 

10  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  nouveau  bâ- 
timent adossé  contre  le  corps  de  garde  suisse  et  françois. 
5oo** 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 27202**  i8s  7d 

DORURE. 

17  juin-i4  octobre  : à Guillaume  Desauziers,  doreur, 
à compte  des  ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  (3  p.) 1800** 

7 janvier- 3o  décembre  : à Josse  Tristan,  doreur,  sur 
les  ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  à Marly  (4  p.).  3g5o** 
Somme  de  ce  chapitre 5750** 

peinture. 

7 janvier- 3o  décembre  : à Louis  Poisson,  peintre,  à 
compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  fait  en  la 
dépendance  du  château  de  Marly  (i5  p. ).....  . 6200** 

11  février -4  novembre  : à Denis  Thury,  peintre,  à 
compte  des  ouvrages  de  peinture  qu’il  rétablit  en  plu- 
sieurs endroits  de  la  dépendance  de  Marly  (3  p.).  35o** 

25  février  : à luy,  pour  les  toiles  imprimées  qu’il  a 
livré  au  magasin  de  Marly 3-28**  12*  6d 


9 septembre  : à luy,  sur  les  impressions  de  peinture 
en  huile  qu’il  a fait  aux  modèles  de  groupe  en  plâtre,  au 

jardin  de  Marly 100** 

1 1 février  : à Philippe  Meusnier  , peintre,  sur  les  ou- 
vrages de  peinture  en  marbre  qu’il  fait  à huile  au  bâti- 
ment du  corps  de  garde  à Marly 100** 

22  avril  : à luy,  pour  ses  ouvrages  de  peinture  pour 
les  modèles  des  napes  de  la  rivière  de  Marly.  . 982**  7* 
21  octobre -3o  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  peinture  (3p.) 3900** 

7 janvier-17  juin  : à Nicolas  Bailly,  peintre,  à 
compte  des  ouvrages  de  peinture  couleur  de  bronze  qu’il 

fait  à Marly  (3  p.) 65o** 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 12860**  19"  6a 

SCULPTURE. 

7 janvier-11  février  : aux  nommez  Le  Goupil,  Tau- 
pin  et  Dugoulon,  sculpteurs,  à compte  de  la  sculpture 
en  bois  qu’ils  ont  fait  en  la  dépendance  du  château  de 


i Marly  (a  p.) 900** 

i 7 octobre- 3o  décembre  : à eux,  sur  leurs  ouvrages 
aux  deux  pavillons  où  sont  les  Globes  (5p.)...  1800** 


7 janvier -3o  décembre  : à Thiery,  sculpteur,  à compte 
desornemens  de  sculpture  en  pierre  qu’il  a faits  et  répa- 
rez sur  les  altiques  du  château  et  pavillons  de  Marly 

(3  p.) 1 700** 

6 may  : à Langlois  , mouleur,  pour  la  figure  de  Zéphire 
et  partie  de  celle  de  Flore , qu’il  a moulé  et  livré  au  jar- 
din de  Marly i55** 

21  janvier  : à Jacques  Desjardins,  sculpteur,  pour  les 
agrafes  de  cuivre  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly  pour 
rétablir  les  piédestaux  du  jardin  de  Marly.  . . 3 0 1 **  1 0' 
25  février- 3 juin  : à luy,  sur  la  main  d’œuvre  de 
huit  roiies  de  bronze  qu’il  a fondus  et  qui  ont  servi  aux 
traineaux  qui  ont  amené  les  chevaux  de  marbre  de  Paris 

à Marly  (6  p.).  . 17001* 

i4  octobre- 3o  décembre  : à luy,  sur  les  agraffes  de 
cuivre  qu’il  a fourni  pour  accrocher  les  marbres  de  la 

rivière  de  Marly  (6p.) 1800** 

25  février-6  may  : à Desjardins  et  à Thierry',  \a 
rin  et  Langlois,  sur  un  deuxième  plâtre  des  quatre  mo- 
dèles de  groupes  qu’ils  ont  livrés  à Marly  (2  p.).  . 5oo**; 

Somme  de  ce  chapitre 8856**  10' 

ROCAILLES. 

3 juin -19  aoust  : au  sr  Drouard,  rooailleur,  pour  tes 
rocailles  qu’il  a fournies  au  magasin  de  Marly  pendant  la 
présente  année  (4p.) ..  ,. . 68.5** 
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MARBRERIE. 

21  janvier  : à Claude  Tarlé,  marbrier,  pour  la  taille 

de  deux  tables  de  marbre  qu’il  a livré  dans  l’apartement 
de  Madame  la  duchesse  de  Bourgogne,  au  château  de 
Marly,  et  de  deux  bancs  de  pierre  de  liais  qu’il  a fournis 
et  posez  aux  deux  costez  de  la  terrasse  du  bas  du  jardin, 
en  1702 4 58tt  i5! 

11  février-  3 juin  : à luy  et  Lisqui,  parfait  payement 
de  1 8 4 35tt  1 7’  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’ils  ont 
faits  pour  revêtir  le  pourtour  de  la  pièce  de  la  demie  lune 
des  Vents  au  derrière  du  château  de  Marly  et  des  ou- 
vrages de  marbre  aux  piédestaux  des  Renommées  et  des 
cheminées  des  vestibules  aud.  château  de  Marly  (7p.). 
i5336tti7s5d 

22  juillet -3o  décembre  : à eux,  sur  les  ouvrages 

qu’ils  font  au  château  de  Marly  (10  p.) i86oott 

21  janvier  : à Nicolas  Dezaigres,  marbrier,  pour  la 

taille  d’un  soubassement  qu’il  a posé  à la  cheminée  de  la 
chambre  de  Madame  de  Maintenon  , au  château  de  Marly, 
en  1701 â2tt 

18  mars-3o  décembre  : à luy  et  Derbais,  sur  les  re- 
vètemens  de  marbre  qu’ils  font  aux  napes  et  cotez  de  la 
rivière  de  Marly  (16  p.  ) i5/ioott 

18  mars-3o  décembre  : à Cuvilliers,  marbrier,  sur 
les  revêtemens  de  marbre  qu’il  fait  aux  napes  et  cotez 
de  la  rivière  de  Marly  (16  p.) g4oott 

22  juillet  : à luy,  parfait  payement  de  527^,  à quoy 

montent  vingt-cinq  guesnes  d’escabelons  de  marbre,  qu’il 
a faits  et  posez  dans  les  salles  des  petits  bois  prèz  le  châ- 
teau   1 27^ 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 5g364N  1 25  5d 

cordages. 

26  février- 3o  décembre  : à Estienne  Langlois,  cor- 
dier,  à compte  des  clotids,  cordages  et  autres  fournitures 
qu’il  a faits  au  magasin  de  Marly  (10  p.) 23oott 

PAILLE. 

21  janvier  : à Lefebvre,  pour  200  grosses  gerbes  de 

paille  de  seigle  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly  pour 
les  glacières ioott 

CHANDELLES. 

22  avril -3o  décembre  : à Pierre  Molière,  chande- 
lier, pour  la  chandelle,  balets  et  autres  ustencils  qu’il 
a fournis  au  magasin  de  Marly  en  1702  et  1703  (4  p.). 
1 1 12tt  2° 


CHARBON. 

25  janvier- 3o  décembre  : à Jean  Gautier,  charbon- 
nier, à compte  du  charbon  de  bois  qu’il  fournit  au  ma- 
gasin de  Marly  (7  p.) 1750^ 

VUIDANGES. 

21  janvier  : à François  Gautier,  vuidangeur,  parfait 

payement  de  io68tt,  à quoy  monte  la  vuidange  qu’il  a 
fait  des  fosses  d’aysances  de  la  dépendance  du  château 
de  Marly  en  1702 i68tt 

4 novembre -3o  décembre  : à luy,  à compte  de  la  vui- 
dange des  fosses  d’aysances  qu’il  fait  (2p.)...  i6oott 
Somme  de  ce  chapitre 1768^ 

RAMONNAGES. 

25  février  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a visitées,  ramonnées  et  racomodées  en 
la  dépendance  du  château  de  Marly,  pendant  les  six  der- 
niers mois  1702 265tt  i3s 

9 septembre  : à Jean  Varis,  autre,  pour  les  chemi- 
nées qu’il  a ramonées  aud.  château  pendant  les  six  pre- 
miers mois  1703 4o4tt  gs 

Somme  de  ce  chapitre 670^  25 

SABLE  DE  RIVIÈRE. 

22  avril  : à Jacques  Aymond,  pesebeur,  pourcent  carpes 

qu’il  a livré  pour  mettre  dans  la  pièce  au-dessous  des 
napes  de  Marly,  à 22’  la  pièce 1 1 ott 

17  juin- 1 4 octobre:  â luy,  pour  le  sable  de  rivière 
qu’il  a fourni  au  magasin  de  Marly  pendant  la  présente 
année  (6p.) 2296*+  ios  6d 

21  octobre  : à luy,  pour  avoir  nettoyé  le  canal  du 

Trou  d’Enfer i2  8tt 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 2 533H  ios  6d 

ENTRETENNEMENS  DE  MARLY. 

21  janvier-3o  décembre  : à Charles  Amelot*  jardi- 
nier, pour  l’entretien  des  plants  du  dehors  du  château 
de  Marly  et  du  jardin  dud.  château , depuis  le  mois  de 
juin  1702  jusqu’au  mois  d’aoust  1703  (12  p.).  20000^ 

A Louis  Garnier,  jardinier,  pour  l’entretien  des  jar- 
dins hauts,  de  la  pelouze  de  Marly  et  des  avenues  de  la 
pelouze  de  Lucienne,  pendant  le  même  temps  (12  p.). 
637 5ti 

11  févricr-4  novembre  : à Guillaume  Dunet,  preneur 
de  taupes  à Marly,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier 
1702  et  des  trois  premiers  1703  (4  p.). . . . 187N  io! 

11  février-3o  décembre  : à Nicolas  Bailly,  peintre, 
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pour  l’entretien  des  bronzes  sur  les  figures  et  vases  du 
jardin  de  Marly  pendant  les  six  derniers  mois  1702  et 

l’année  1708  (3  p.) io5ott 

1 1 février-4  novembre  : à Hardy,  sculpteur,  pour 
l’entretien  des  figures,  vases  et  tables  de  marbre  du 
jardin  et  bosquet  de  Marly,  pendant  le  dernier  quartier 

1702  et  les  trois  premiers  1708  (4  p.) 4ooH 

11  février  : à Julien  Lory,  borlogeur,  pour  l’entre- 
tien de  l’horloge  pendant  une  année 4oH 

2 5 février-/!  novembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
pour  celuy  des  ouvrages  de  cuivre  des  fontaines  de 
Marly  pendant  les  six  derniers  mois  1702  et  les  six  pre- 
miers 1708  (4  p.) 600+1 

A Gilles  Cuaruel,  couvreur,  pour  celuy  des  couver- 
tures de  Marly  pendant  le  même  temps  (4  p.). . . 8oo+l 
A Drouard,  rocailleur,  pour  celuy  des  rocailles  dud. 
jardin  pendant  les  deux  derniers  quartiers  1702  et  le 

premier  1703  (3  p.) îpSo+l 

A Thomas  Vitry,  fontainier,  pour  celuy  des  fontaines 
pendant  les  six  derniers  mois  1702  et  les  six  premiers 

1703  (4  p.) 2000++ 

A Dubourg,  dit  La  Montagne,  compagnon  fontainier, 

pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (4p.)..  îooo+t 
A Joseph  Loiseleur,  autre,  idem  (4  p.).  . . . iooott 
A Léonard  Mimpon,  dit  La  Roche,  garçon  fontainier, 
pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (4  p.).  . . 54ott 
A Henry  Chapelain,  autre,  pour  idem  (4p.)..  54ott 
A Barthélemy  Laurens  et  à sa  veuve,  autre,  pour  ses 
gages  des  six  derniers  mois  1702  et  des  trois  premiers 

mois  et  demi  l'joS  (2  p.) 366*+  i3s  4d 

18  novembre  : à Claude  Bouchardon,  garçon  fontai- 
nier, pour  ses  gages  depuis  le  17  avril  jusqu’au  3o  juin 

do  la  présente  année intt 

2 5 février- 18  novembre  : à Verdeneuil,  pour  l’en- 
trelien  du  nouveau  parc  et  des  routtes  de  la  forest  de 
Marly  pendant  le  dernier  quartier  1702  et  les  trois  pre- 
miers 1703  (4  p.) 6ooott 

A Jean  Loistron,  jardinier  ileuriste,  pour  l’entretien 

des  (leurs  rares  de  la  pépinière  du  Roy  à Marly  pendant 

le  même  temps  (4  p.) 2000++ 

1 1 févtier-4  novembre:  à JacquesTrippier, chirurgien 

des  Bâtimens  à Marly,  600++  pour  ses  apoinlemens  du 
dernier  quartier  1702  et  des  trois  premiers  1708,  et 
4ooH  pour  rnédicamens  pendant  le  même  temps  (4  p.). 

iooott 

Somme  de  ce  chapitre  ....  45960++  3S  4d 

diverses  dépenses. 

21  janvier  : à Joseph  François,  pour  trente-deux 


septiers  de  graine  d’herbe  de  bas  pré  qu’il  a livré  au 

magasin  de  Marly,  à 7++  le  septier 160++ 

A luy,  pour  49  grosses  bottes  de  pelure  de  tilleul, 

idem 1 âg+t  i6s 

A luy,  pour  740  bottes  de  foin  fourni  au  magasin, 
à 20++  le  cent i48++ 

21  janvier-11  février:  à Frémon,  pour  4oo  livres  de 
fil  de  fer  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly  (2  p.).  200++ 

2 5 février:  à Jacques  Mirel,  menuisier,  pour  5 just- 
âcorps  de  la  petite  livrée  qu’il  a acbepté  à Paris  et  livré 
aux  portiers  des  bosquets  de  Marly . . , 1 1 o++ 

22  avril  : à Bourcier,  hourelier,  pour  six  panneaux 

de  cuir  de  vache  qu’il  a livré  pour  enveloper  la  tige  des 
ormes  qui  ont  esté  levés  en  mottes  à l’endroit  des  cor- 
dages  60++ 

6 may  : à Raynaud,  épinglier,  pour  le  treillis  de  fil 

de  fer  qu’il  a fait  à Marly 85++  i5s  iod 

17  juin  : à Pierre  Bourcier,  charon,  pour  six  petits 

chariots  qu’il  a livré  au  magasin i44++ 

A Louis  Massot,  autre,  pour  idem i44++ 

22  juillet— 4 novembre  : à Thomas  Vitry,  fontainier, 
pour  les  outils  qu’il  a acheptez  et  livrez  au  magasin 

(2  p.) 1 25++  21 

ier  octobre  : à luy,  pour  avoir  démonté  et  entretenu 
l’horloge  du  château  de  Marly  pendant  une  année.  5o++ 
22  juillet  : au  sr  Gabriel,  contrôleur  général,  pour 
les  carpes  de  couleur  du  château  de  Yerneuil  que  le 
Roy  a ordonné  estre  aporlées  pour  le  bassin  des  carpes  du 

château  de  Marly * * 266++  i8s 

19  aousl  : à Ciiaillot,  marchand,  pour  les  carpes 
qu’il  a livré  dans  les  pièces  d’eau  dud.  jardin  de  Marly. 

121++  io’ 

1er  octobre  : à Nicolas  Dumont,  tourneur,  pour  avoir 
tourné  seize  colonnes  de  bois  de  cliesne  de  1 1 pieds 
de  haut  servans  à porter  les  planchers  au-dessus  des 
globes  céleste  et.  terrestre  des  deux  derniers  pavillons  de 

Marly 2o5++ 

1er  octobre  : à Dumagny  et  Bonneau,  charpentiers, 

pour  avoir  mis  à. terre  les  deux  Globes  qui  étoient  sur 
un  batteau  au  port  de  Marly,  et  les  avoir  menez  dud.  port 

prez  les  deux  pavillons 4oo++ 

i4  octobre  : à François  Gallin,  pour  la  dépense  qu’il 
a fait  au  sujet  des  carpes  pêchées  pour  le  Roy  à Vaux-le- 

Yicomte 108++ i3s 

4 novembre-3o  décembre  : à Cristophe  Gosse,  pour 

976  aunes  de  toile  pour  faire  des  bannes,  qu'il  a livré 

au  magasin  (2  p.) 117111  1 4’ 

3o  décembre  : à Louis  Legrand,  sur  les  outils  qu’il  a 
livré  au  magasin i5oll 
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Au  sr  de  Beaufort,  directeur  du  magasin  à Paris,  pour 
la  dépense  qu’il  a fait  pour  la  conduite  des  deux  Globes 

de  Paris  à Mari  y 57**  8 3 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 3 7 A 7 w 163  iod 

JOURNÉES  D'OUVRIERS  DE  MARLY. 

7 janvier-3o  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  au  magasin  de  Marly,  depuis 
le  mois  de  novembre  1702  jusqu’au  mois  de  novembre 
1703  (19  p.) 9462**  17*  5d 

A ceux  qui  ont  travaillé  à diverses  réparations  aud. 
cbàleau  (20  p.) 2o4io**i73  4d 

Aux  sculpteurs  et  autres  ouvriers  qui  ont  travaillé  à 
divers  modèles  (i5  p.) 949.3**  i33  5d 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  jardin  de  Marly  pendant 
le  même  temps  (19  p.) 8781**  i33  4d 

18  mars  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  les  glacières 

de  Marly  3284**  33  6d 

1 9 aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux  glaises  dans  le 

jardin  de  Marly  (2  p.) 899+*  gs  2d 

9 septembre-3o  décembre  : à ceux  qui  ont  voituré 
des  tuiaux  de  18  pouces  de  diamettre  de  Main  tenon  à 
Marly  (8p.) 1 384  2**  1 23  2d 

28  octobre-  3o  novembre  : à ceux  qui  ont  fait  divers 
ouvrages  dans  la  dépendance  de  Marly  (2  p.).  1 158**  1 13 
Somme  de  ce  chapitre..  . . 67283**  173  4d 

CHATEAU  DE  NOISY. 

11  février-4  décembre  : à François  Thierry  et  Pierre 
Hersan,  jardiniers,  pour  l’entretien  du  jardin  potager  de 
Noisy  pendant  le  dernier  quartier  1702  et  les  trois  pre- 
miers 1703  (4  p.).  8oo** 

MACHINE  DE  LA  RIVIÈRE  DE  SEYNE. 


MAÇONNERIE. 

10  juîn-3o  décembre  : à Silvain  Pergot  et  Jean  Jo- 
bois,  maçons,  pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont 


faits,  tant  aux  elostures  à costé  de  la  Machine  qu’aux  bâti- 

mens  qui  en  dépendent  (3p.) 337**  5 5 1C)d 

1"  octobre  : à Pergot,  pour  ses  ouvrages  au  pourtour 
des  murs  du  réservoir  de  Lucienne 172**  is  8d 


3o  décembre  : à Malegrin  Loyson,  maçon,  pour  les 
ouvrages  de  maçonnerie  en  plâtre,  couverture  de  tuile,  et 
autres , qu’il  a faits  dans  le  département  de  la  Machine . 

402**  io*  iod 

i5  avril  : à Pierre  Thuilleauï,  pour  le  moilon  qu’il 


a tiré  des  carrières  et  livré  pour  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne 55** 

i5  juillet  : à Louis  Charpentier,  pour  le  moilon  qu’il 
a démoli  aux  rigolles  des  Gressels  pour  la  réparation  des 

murs  du  réservoir  de  Lucienne 70**  8 3 8d 

A Louis  Germain,  pour  les  cailloux  de  meulière  qu’il 
a tirés  pour  le  rétablissement  de  la  maçonnerie  du  réser- 
voir de  Lucienne 26**  63  6d 

A Antoine  Hémont,  pour  la  voiture  du  caillou  de 

meulière  et  du  sable  qu’il  a voituré 76**  19" 

28  octobre-11  novembre  : à Henry  Le  Vaneur,  pour 
le  moilon  et  les  cailloux  de  vigne  qu’il  a fournis  en  divers 

endroits  de  la  Machine  (2  p.) 55o** 

Somme  de  ce  chapitre 1750**  123  6d 

conduites  de  grais. 

4 février:  à De.nis  Ancead,  fontainier,  parfait  paye- 
ment de  i4o8**,  à quoy  montent  les  conduites  de  grais 
qu’il  a fourni  et  posez  et  le  regard  qu’il  a fait  pour  tirer 
les  eaux  des  rigolles  des  Brières  au-dessus  de  La  Selle, 
pour  les  conduire  dans  l’aqueduc  de  la  Machine  en  1701 

208** 

A Charles  Laurent,  pour  i3o  toises  de  tuiaux  de  grais 
de  2 à 3 pouces  de  diamettre , qu’il  a fournis  et  posez  pour 
ramasser  les  eaux  au-dessus  de  la  Machine  et  les  con- 


duire dans  le  réservoir  à my-côte.  191**  io* 

Somme  de  ce  chapitre 399**  10' 

terrasses. 


4 février-i5  avril:  à Claude  Voyrin , terrassier,  pour 
les  terres  glaises  et  le  moilon  qu’il  a transporté  en  la 

dépendance  de  la  Machine  (2p.) 1 4 1 ** 

ier  avril:  à Bocantin,  terrassier,  pour  les  glaises  et 
terres  qu’il  a transportées  au-dessus  de  l'enclos  de  la 

Machine.  66** 

29  avril-3o  décembre:  à Louis  Charpentier,  terras- 
sier, pour  régallement , transport  de  terre  et  autres  menus 
ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  au  haut  de  la  Machine 

(6  p.) 1 85**  i5” 

7 octobre- 3o  décembre  : à Claude  Gambon,  terras- 
sier, pour  la  glaise  qu’il  a employée  au  réservoir  du 

haut  de  la  Machine  (3  p.) 777**  ^ 

Somme  de  ce  chapitre 11 69**  1 63  4J 

CHAUX,  SABLE  ET  PLATRE. 

ier avril -1"  octobre  : à Barthélémy  de  la  Roue,  chauf- 
fournier,  pour  la  chaux,  brique,  carreaux  et  terre  franche 
qu’il  a livré  pour  les  réparations  des  ouvrages  de  la  dé- 
pendance de  la  Machine  (4p.) 383** 
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3 o décembre  : à Gilles  Juel,  plâtrier,  pour  a muids 


de  plâtre  qu’il  a livré  pour  idem 37+* 

Somme  de  ce  chapitre 4iott 


CHARPENTERIE. 

20  may  : à Raoul  de  Pierre,  dit  Laporte,  charpentier, 
à compte  des  bois  d’augmentation  qu’il  a employez  dans 
le  fonds  des  coursières  et  autres  endroits  du  corps  de  la 
Machine,  en  1701 aoott 

19  aoust  : à Jean  La  Rose,  scieur  de  long,  pour  le 

sciage  des  bois  qu’il  a débitez  pour  la  Machine 

7°tt  lS  9d 

26  aoust:  à Samson,  charpentier,  pour  une  pièce  de 
bois  de  chesne  qu’il  a livrée  pour  estre  employée  au 
puisard  des  Sources  de  la  Machine 8itt 

4 mars-19  aoust  : à Gaujard,  marchand  de  bois,  poul- 
ies solives  de  bois  carré  de  charpente  qu’il  a livré  pour 
l’entretien  des  charpentes  de  la  Machine,  pendant  la 
présente  année  (5  p.) 2875^  4“  9* 

i5  avril  : à Le  Maire,  autre,  pour  un  chêne  de 
18  pieds  de  long  et  de  3 pieds  de  diamètre,  qu’il  a 
livré  pour  faire  un  arbre  de  roüe  à la  Machine. . . 200^ 

A Fonton  , autre , pour  le  bois  d’aune  qu’il  a fourni  poul- 
ies pompes  qui  relèvent  le  puisard  supérieur,  à 3os  la 
toise 369^ 

20  may  : à Pierre  Clavelon,  pour  le  sciage  de  bois 

de  chesne  qu’il  a débité  en  poteaux , solives  et  madriers , 
pour  les  revues  de  la  Machine 1 i2tt  2’  6d 

10  juin  ; à Lagrange,  pour  le  bois  de  charpente  qu’il 

a livré  l’année  dernière i4att 

7-28  octobre  : à Saunier,  pour  299  pièces  de  bois 
qu’il  a livrées  pour  réparer  les  digues  (2  p.).  908^  4S  3d 

1 1 novembre-3o  décembre  : à Nicolas  Dufresne,  mar- 
chand, pour  le  bois  de  charpente  et  les  vannes  qu’il  a 


fourni  (2  p.) 556tti5’6d 

3o  décembre:  à Estiennf.  Aubry,  pour  les  planches 

de  batteau  qu’il  a livré 3itt  12* 

Somme  de  ce  chapitre 4 7 A 6++  os  gd 


cuirs. 

4 février- 3o  décembre:  à Pierre  Nollant,  corroyeur, 
pour  56  cuirs  tannez  qu’il  a livrez  pour  les  clapets  et 
pistons  des  corps  de  pompe  de  la  Machine (1 3 p.).  . . . 

i68ott 

1"  avril- 28  octobre  : à Claude  Robin,  pour  les  cuirs 
de  vache  du  pays  qu’il  a livrés  pour  réparer  les  bâches, 


à 9tt  chacun  (3p.) 222tt 

Somme  de  ce  chapitre 1902^ 


couverture. 

4 février- 3o  décembre:  à Gilles  Charuel,  couvreur, 
pour  l’entretien  des  couvertures  de  la  Machine  pendant 
les  trois  derniers  mois  1703  et  les  neuf  premiers  1708 

(4  p.) 5oott 

ier  avril:  à Jeun  Laisné,  couvreur  en  chaume,  pour 
treize  journées  qu’il  a employé  à couvrir  les  couvertures 
du  magasin  au  goudron,  la  maison  du  Suisse,  du  menui- 


sier et  tourneur,  devant  la  Machine 

Somme  de  ce  chapitre 5 2 6+t 


OUVRAGES  DE  FORGE  ET  SERRURERIE. 

4 février- 4 mars:  à Gaston  Martin,  serrurier,  par- 
fait payement  de  9200^,  à quoy  monte  l’entretien  des 
ouvrages  de  forge  et  de  serrurerie  de  la  Machine  de  la 

rivière  de  Seyne  pendant  1702  (3p.) 1700^ 

i5  avril- 3o  décembre  : à luy,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  la  présente  année  (13  p.) 8ooott 

18  février  : à Joseph  Rouillé,  serrurier,  pour  les  fers 
d’augmentation  qu’il  a livrés  en  1701  en  plusieurs  en- 
droits de  la  dépendance  de  la  Machine 1 gô+t  7* 

1“  avril  : à Guillaume  Lemperier,  serrurier,  pour  les 

ouvrages  qu’il  a faits  à la  Machine 57tt  i8s 

28  octobre  : à luy,  pour  l’entretien  de  toutes  les  fer- 
rures des  portes  et  croisées  des  bâtimens  de  la  Machine 

pendant  deux  années iooti 

i5  juillet- 3o  décembre  : à luy,  pour  la  ferrure  des 
boules  de  piston  et  clapets  qu’il  a fait  pour  les  corps  de 

pompe  de  la  Machine  ( 2 p.) 2 55^10* 

Somme  de  ce  chapitre io3o8K  i55 

MENUISERIE. 

i5  juillet- 3o  décembre:  à Toussaint  Michel,  me- 
nuisier, pour  les  boules  de  piston  et  tambour  de  bois  de 
charme  qu’il  a faits  pour  les  corps  de  pompe  de  la  Ma- 
chine, et  autres  ouvrages  (2  p.) a65tt  ig58d 

VITRERIE. 

26  aoust  : à Paul  Cosette,  vitrier,  pour  les  ouvrages 
et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits  aux  bâtimens  de  la 
Machine,  en  1702  et  1703 io6tt25  3d 

TAVÉ. 

4 février  : à Louis  Regnouf,  paveur,  pour  les  ouvrages 
et  réparations  de  pavé  qu’il  a fait  en  la  dépendance  de  la 
Machine,  en  1702 376^  5*  5d 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

4 février-3o  décembre:  à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
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pour  l'entretien  des  ouvrages  de  cuivre  des  équipages  des 
corps  de  pompe  des  puisards  de  la  Machine  et  sur  la  ri- 
vière de  Seyne,  pondant  le  dernier  quartier  1703  et  les 

trois  premiers  1703  (4  p.) i4oott 

19  aoust:à  luy,  pour  les  cuivres  d’augmentation  qu’il 
a fournis,  outre  son  entretien  ordinaire,  en  1699,  1700, 

1 701  et  1702 275tt  4S 

Somme  de  ce  chapitre 1 67 5+t  4S 

POTS  À RRULER. 

4 février- 3 0 décembre  : à François  Renault,  chan- 
dellier,  pour  la  chandelle  et  pots  à brûler  qu’il  a fournis 
pour  éclairer  les  ouvriers,  à la  journée  du  Roy,  qui  sont 
de  veille  la  nuit  pour  la  garde  de  la  Machine,  depuis 
le  mois  de  septembre  1702  jusqu’au  mois  d’octobre 
1703  (4  p.) i§4qtt  i45 

CORDAGES. 

4 février  : à la  veuve  Nicolas  de  la  Hogue,  4 00  li- 
vres de  vieux  cordages  goudronnez  servant  à faire  du 
calfas,  qu’elle  a livré  pour  la  réparation  des  joins  des 

bâches  des  puisards  de  la  Machine 4ott 

ier  octobre  : à Vallée,  pour  212  livres  de  vieux  cor- 
dages qu’il  a livré  pour  faire  du  calfas i6tt  185 

4 février  : à Estienne  Langlois  , c.ordier,  pour  les  cor- 
dages, câbles,  longes,  seaux,  balais  et  autres  ustencils 
qu’il  a fournis  pour  l’utilité  de  la  Machine,  pendant  l’année 

dernière 433^  1 3 3 3'1 

Somme  de  ce  chapitre 490^  ios  3d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

4 février  : à Jacques  Lefervre,  battelier  voiturier, 
pour  les  bois  qu’il  a tiré  sur  le  bord  de  la  rivière  et  les 
plombs  qu’il  a chargé  au  magasin  de  la  Machine  pour 

les  voiturer  au  magasin  du  Louvre 56tt 

4 février-i"  avril  : à Louis  Gir.ou,  pour  176  bottes 
de  paille  longue  qu’il  a livré  pour  la  Machine,  glacière 

et  magasin  au  goudron 53tt  ios 

18  février  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les 
ramonnages  de  47  cheminées  aux  bâlimens  de  la  dépen- 
dance de  la  Machine 1 7++  1 3S 

18  février-3o  décembre  : à Pierre  Duval,  voiturier, 
pour  les  journées  d’une  voiture  à deux  chevaux,  employée 
à voiturer  des  matériaux  de  la  Machine  (3  p.).  . . 262^ 
18  février:  à Noël  Bissonnet,  voiturier,  pour  quatre 
journées  d’une  charette  à trois  chevaux  qui  ont  voituré 
de  la  glace  dans  la  glacière  de  la  Machine..  . . 4 9+*  123 
4 mars- ier  octobre  : à Cristophe  Roussel,  voiturier, 
pour  les  voitures  à quatre  chevaux  qui  ont  voituré  des 


! plombs  du  magasin  de  la  Machine  au  magasin  du  Louvre 

| à Paris  (3p.) i83t 

1er  avril-3o  décembre  : à Nicolas  Jouan,  pour  81 
aunes  de  coutil  qu’il  a fourni  pour  réparer  les  joins  des 

i bâches  ( 2 p.) 1 65tti6s 

A Thomas  et  Simon  Michel,  pour  les  améliorations, 

; semences  et  labours  de  deux  pièces  de  terre  et  vigne 
qu’ils  tenoient  cy-devant  à loyer  de  la  seigneurie  de  Lu- 
cienne, que  le  Roy  a acquis  et  donné  en  échange..  38tt 
10  juin  : au  sr  Lague,  marchand  de  fer,  pour  5oo 
| livres  de  clous,  scies,  limes  et  vrilles,  qu’il  a fourni 

| pour  le  magasin 1 4 9+t  3*  9d 

! 10  juin-3o  décembre  : à Claude  Le  Comte,  taillan- 

! dier,  pour  outils  à charpentier  qu’il  a livrez  au  magasin 

(2  P-) 69^ i55 

i5  juillet  : à Guillaume  Roussel,  taillandier,  pour 
outils  de  la  Machine  qu’il  a racomodez  en  1702.  27^  23 
| 19  aoust  : à Nicolas  Héloin,  pour  2o4  terrines  qu’il 

a fourni  pour  éclairer  les  ouvriers aoti  i3! 

A Adrien  Bienvenu,  pour  voiture  de  plomb  de  la 

Machine  à Paris a 

A Estienne  Becquet,  pour  idem 3itt 

1er  octobre-3o  décembre  : à Antoine:  Hémont,  pour 

voiture  de  sable  et  de  maléreaux  (2p.) 8ütt  103 

ier  octobre  : à Barthélemy  Bonneau,  voiturier,  pour 

voiture  de  plomb 5ott 

7 octobre  : à Nicolas  Hémont,  battelier,  pour  trois  ba- 
teaux qu’il  a rétablis  pour  les  pièces  d’eau  de  Marly  3ott 
21  octobre  : à Symphorien  Potier,  pour  200  bottes 

de  foin  qu’il  a livré  à la  Machine 3 o+t 

Somme  de  ce  chapitre  ....  1 2 4 5tt  1 4 3 9'’ 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

1 4 janvier-3o  novembre  : aux  compagnons  charpen- 
tier qui  ont  esté  employez,  à la  journée  du  Roy,  pour 
l’entretien  de  la  Machine,  au  lieu  des  entrepreneurs,  pour 
leurs  journées  depuis  le  mois  de  décembre  1702  au  mois 

de  novembre  1703  (18  p.) 4528^  i83iort 

A ceux  qui  ont  esté  employez  à la  conduite  de  lad. 
Machine  pendant  le  même  temps  (18  p.).  i3295tt23  6d 
18  février  : à ceux  qui  ont  transporté  la  glace  pour 

remplir  la  glacière 74tt  ios 

28  octobre  : à ceux  qui  ont  pêché  le  réservoir  du 

grand  Marly 35tt8sgd 

Somme  de  ce  chapitre 1 7 9 3 4 0’  ia 
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MAÇONNERIE. 

29  avriI-3o  décembre  : à Jacques  Varignon,  entrepre- 
neur, sur  ses  ouvrages  de  maçonnerie  en  la  dépendance 

du  château  de  Fontainebleau  (8  p.) 18000++ 

19  aoust  : à luy,  pour  la  pierre  de  Saint-Leu  qu’il  a 

laissé  en  magasin  à Fontainebleau 1 980++ 

4 février- 7 octobre  : à Jean  Paully,  entrepreneur, 
parfait  payement  de  27123*+  ios2d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 
château  de  Fontainebleau  pendant  les  années  1701  et 

1703(8  p.)... 8623++ios2d 

28  octobre  : à Claude  Chastenay,  tailleur  de  pierre, 
pour  avoir  refait  de  neuf  la  croix  de  Vitry,  dans  la  forest 

de  Fontainebleau no++ 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 28713++  ios  2d 

ROUTES. 

4 mars-29  avril  : à Pierre  Chastenay,  entrepreneur, 
parfait  payement  de  1 5 A 6++ 10’,  à quoy  montent  les  roches 
qu’il  a cassées  dans  les  routtes  de  la  forest  de  Fontai- 


nebleau en  1702  (2  p.) 446++  ios 

7 octobre  : à luy,  à compte  des  roches  qu’il  casse  dans 

lad.  forest..  300++ 

Somme  de  ce  chapitre 646++  ios 


terrasses. 

4 février-^  octobre  : à Chassevan,  terrassier,  parfait 
payement  de  965++  8S,  à quoy  montent  les  routtes  et  ter- 
rasses qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Fon-  j 

tainebleau  en  1702  (3  p.) 865+t  8* 

28  octobre  : à luy,  à compte  de  sesdits  ouvrages  pen- 
dant la  présente  année 4oo++ 

Somme  de  ce  chapitre 1 a 65++  8S 

CHARPENTERIE. 

4 février- 10  juin:  à Delonge,  charpentier,  parfait 
payement  de  6999++  5S  iod,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  charpenterie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château 
de  Fontainebleau  en  1701  et  1702  (3  p.)  999++  5S  iod 
4 février-9  septembre:  à Berrurier,  charpentier,  par- 
fait payement  de  3691++  ios  4d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  charpenterie  qu’il  a faits  aux  pallis  de  la  forest 
de  Fontainebleau  en  1701  et  1702  (4  p.)  1191++ 105  4d 
18  février- 3o  décembre  : à Jean-Jacques  Aubert, 


charpentier,  à compte  de  la  charpenterie  qu’il  fait  au 
château  de  Fontainebleau  (8  p.) 65oo++ 

Somme  de  ce  chapitre  ....  8690++  1 65  2d 
couverture. 

4 février- 19  aoust:  à Jacques  Grognet,  couvreur, 
parfait  payement  de  9112++  85  7d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 
château  de  Fontainebleau  en  1701  et  1702  (4  p.). . . . 
23i2++  8s  7d 

MENUISERIE. 

4 février-3o  décembre  : à Thomas  Sçauret,  menuisier, 
à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  du  château  de  Fontainebleau  pendant  1702 
et  1703  (12  p.) io4oo*+ 

18  février-  1“  avril  : à Boutran,  menuisier,  parfait 

payement  de  1097++  i6s  8d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château 
de  Fontainebleau  (a  p.) 297++ 165  8d 

4 mars  : à Didier  Affroy,  menuisier,  parfait  payement 
de  859++  ios,  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a faits  en 
la  dépendance  dud.  château  en  1702 269++  ios 

28  octobre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aud.  château  en 
1703 200++ 

19  aoust  : à Jean  Guesnon,  menuisier,  pour  le  par- 
quet qu’il  a fourni  pendant  1702.. 661++ 

4 mars- ier  avril  : à Pierre  Hamon,  menuisier,  pour 
les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance 
du  château  de  F'on tainebleau  (2  p.) 258++  i35  4d 

Somme  de  ce  chapitre 12 07  7++ 

serrurerie. 

4 février- 2 9 avril  : à Jacques-Philippe  Rossignol, 
serrurier,  parfait  payement  de  5p56++  i6s  3d,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  en  la  dé- 
pendance du  château  de  Fontainebleau  en  1701  et  1702 
(4p.) g56++  i6s  3d 

9 septembre- 3o  décembre  : à luy,  à compte  de  ses 
ouvrages  en  1703  (4  p.) 2100++ 

Somme  de  ce  chapitre  ....  3o56++  i6s  3d 
vitrerie. 

1“  avril -10  juin  : à la  veuve  Tisserand,  vitrier,  par- 
fait payement  de  1 161++  8\  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  vitrerie  qu’elle  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 
Fontainebleau  pendant  l’année  dernière  (2  p.).  21 1++  8* 
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9 septembre- 7 octobre  : à elle,  à compte  de  sesd. 

ouvrages  pendant  la  présente  année  (a  p.) 4oott 

Somme  de  ce  chapitre 6ntt  85 

PLOMBERIE. 

4 mars-io  juin  : à Girard,  plombier,  parfait  paye- 
ment de  922^  3S,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  plom- 
berie qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Fon- 
tainebleau en  1702  et  1703  (4  p.) 722^1  3S 

PEINTURE. 

4 mars  : à la  veuve  de  Louis  Dubois,  peintre,  parfait 
payement  de  1 7 83tt  6S  4d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  grosse  peinture  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Fontainebleau  en  1701 83tt  6S  4d 

9 septembre- 3o  décembre:  à Claude  Auiiran,  peintre, 

sur  les  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits  au  château  de 
Fontainebleau  (3  p.) i3oott 

4 mars  : à Henry-François  Fontenay,  peintre,  parfait 
payement  de  74ott  55  8d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
peinture  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 
Fontainebleau  pendant  l’année  dernière  ...  1 4ott  45  8d 

10  juin  : à Vernansal,  peintre,  parfait  payement  de 
078^,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  peinture  qu’il  a 
faits  à la  chapelle  du  Roy,  à Fontainebleau,  en  1702.. 

. ...  278^ 

7 octobre  : à Baptiste  Fontenay,  à compte  de  ses  ou- 


vrages de  peinture 2 0 0tt 

Somme  de  ce  chapitre 2ooitt  1 1“ 


DORURE. 

1e1'  avril  : à Paul  Dufaux,  doreur,  pour  les  ouvrages 
de  dorure  qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau  pen- 
dant l’année  1701 85tt  17 5 6d 

19  aoust-28  octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  dorure  pendant  1702  et  1703  (4  p.).  i5oott 
Somme  de  ce  chapitre 1 585H  17*  6d 

SCULPTURE. 

i5  juillet  - 1 9 aoust  : à Nicolas  Bergea,  sculpteur, 
pour  la  sculpture  des  chapiteaux  du  pavillon  de  l’aparte- 
ment  de  Monseigneur,  à Fontainebleau  (2p.)..  i246H 
7 octobre  : à Robert  de  la  Lande,  sculpteur,  sur  ses 


ouvrages  en  bois  aud.  château 200tt 

Somme  de  ce  chapitre i446tt 


TAVÉ. 

18  février  : à Estienne  Marchand,  paveur,  parfait 
pavement  de  634ott  85  3d,  à quoy  montent  les  ouvrages 


de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Fontainebleau,  en  1701  et  1702 290*1  85  3d 

ieravril-3o  décembre  : à luy,  à compte  de  sesd. 
ouvrages  pendant  la  présente  année  (6  p.).  2o36tt  12* 
Somme  de  ce  chapitre 2327H  3d 

ENTRETIENS  DE  FONTAINEBLEAU. 

4 mars  : à Dutertre,  concierge  de  Taparlement  de 
l’Extraordinaire  des  guerres,  que  le  Roy  a pris  pour  les 
écuries  de  Monseigneur  le  duc  de  Bourgogne,  à Fontai- 
nebleau  ioott 

24avril-3o  décembre  : à Gitton  et  Laglaine,  pour 
le  labour,  fumage  et  semage  des  onze  parquets  des  envi- 
rons de  Fontainebleau,  pendant  les  six  derniers  mois 
1702  et  les  six  premiers  1703  (2  p.) 68ott 

29  avril-3o  décembre  : à La  Brie,  pour  ses  gages 

et  ceux  de  ses  garçons  en  qualité  de  garde  desd.  par- 
quets, pendant  les  trois  derniers  quartiers  1702  et  le 
premier  1703  (4  p.) 700^ 

A luy,  pour  ses  gages,  en  qualité  de  garde  des  palis, 

pendant  le  même  temps  (4p.) 3oott 

A luy,  en  qualité  de  garde  des  routes , pendant  le  même 

temps  (4  p.) 3oott 

A la  veuve  Simon,  tutrice  de  ses  enfans,  pour  l’entre- 
tien d’épines  desd.  parquets,  pendant  le  même  temps 

(4  p.) 120tt 

A Couturier,  fontainier,  pour  l'entretien  des  con- 
duites de  fer  et  de  grais  tànt  dedans  que  dehors  le  parc, 

pour  idem  (4p.) 4oott 

Au  sr  Deivnault,  pour  le  nettoyement  des  cours  des 
Offices,  du  Cheval  blanc,  des  Héronnières  elautres,  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1702  et  les  six  premiers  1703 

(9  P-) ’99tt 

A Nicolas  Martin,  pour  le  nettoyement  des  fossez, 

pendant  le  même  temps  (2  p.) 5ofl 

A Simon  Courcelles,  pour  le  nettoyement  des  cours 
de  l’Ovale,  des  fontaines  et  autres,  pendant  le  même 
temps  (2  p.) i84H 

30  décembre  : à Chassevant,  pour  l’entretien  des 

rouîtes,  pendant  les  six  premiers  mois  1703.  . . 5oott 

Somme  de  ce  chapitre 352  6** 

DIVERSES  DÉPENSES. 

18  février  : au  sr  La  Tour,  parfait  payement  de 
454tt  6S,  à quoy  montent  les  planches  qu’il  a fait  mettre 
en  couleur  et  qu’il  a fait  frotter  au  château  de  Fontai- 
nebleau  2.54tt  6’ 

10  juin  : à Nicolas  Varin,  jardinier,  ayant,  l’entre- 
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tien  des  espaliers  du  pare  de  Fontainebleau,  pour  les 
treillages  qu’il  a faits,  outre  son  entretien.  16P  iA’  6d 
A Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  parfait  payement  de 
73ott  2S,  à quoy  monte  la  fonte  de  quatre  cloches,  dont 
trois  pour  l’horloge  du  château  de  Fontainebleau  et  la 

quatrième  pour  sonner  les  messes 1 3ott  2 3 

A Julien  Lor.Y,horlogeur,  parfait  payement  de  i 2 90tt, 
à quoy  monte  l’horloge  qu’il  a faite  et  placée  au  château 
de  Fontainebleau  pendant  l’année  dernière.  . 3gott  ios 
i5  juillet  : aux  habitants  de  Fontainebleau  et  d’Avon, 
pour  les  terres  qu’ils  ont  ensemencées  aux  environs  de 

Fontainebleau  en  1700  et  recueillies  en  1701  

3 1 6tt  1 1 * 6d 

19  aoust  : à La  Brie,  pour  la  nouriture  des  perdrix 
et  faisans  des  parquets  des  environs  de  Fontainebleau 

pendant  une  année 5 A 8*1 

28  octobre  : à François  Sorin,  pour  cordages  et  au- 
tres fournitures  qu’il  a fait  pour  calfater  les  galliolles  de 

Fontainebleau, 56tt  7* 

A Jean  Varis,  pour  les  cheminées  qu’il  a ramonnées 

aud.  château  en  1702 190H 

1 8 novembre  : à M.  le  marquis  de  Saint-Hérent, 
pour  les  dépenses  extraordinaires  qu’il  a fait  pour  le 
gibier  des  parquets  des  environs  de  Fontainebleau,  en 

1 703 1 o85tt 

3a  décembre  : au  s'  de  Cotte  le  jeune,  contrôleur 
à Fontainebleau,  pour  les  frais  de  voyages  et  autres  dé- 
penses qu’il  a fait  aud.  château,  en  1703  ....  îAoAtt 

Somme  de  ce  chapitre A 538tt  1 1 s 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

1 A janvier- 3o  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, â la  journée  du  Roÿ,  cri  la  dépendance  du  château 
de  Fontainebleau,,  depuis  le  mois  de  novembre  1702 
jusqu’au  ie‘  décembre  1703  (12  p.). . . . 95 A i8s  id 

CHÂTEAU  DE  CHAMBORD. 


MAÇONNERIE. 

28  janvier-'3o  décembre  : à Jean  Go'ndon,  entrepre- 
neur, pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  ouvrages  de  ma- 
çonnerie du  château  de  Chambord  pendant  les  deux  der- 
niers quartiers  1702  et  les  trois  premiers  1703  ( A p.). 

25ott 

28  janvier-19  aoust  : à luy,  parfait  payement  de 
1 5 /»7+t  7S  6d,  à quoi  montent  les  ouvrages  de  maçon- 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


nerie  qu’il  a faits  tant  au  château  qu’aux  brèches  des 


murs  du  parc  (2  p.) 716^  A3  iod 

Somme  de  ce  chapitre  .....  966^  A3  iod 

CHARPENTERIE. 


28  janvier- 3 0 décembre  : à Guillaume  Blin,  mary 
de  la  ci-devant  veuve  Bouret,  et  Pierre  Dinocheau, 
pour  l’entretien  de  la  charpenterie  du  château  et  dé- 
pendances,et  des  faisanderies  et  remisesà  gibier,  pendant 
les  deux  derniers  quartiers  1702  et  les  trois  premiers 

.1703  (A  p.) 37 5*+ 

28  janvier-19  aoust  : à eux,  parfait  payement  de 
88ott  A3  1 id,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  charpen- 
terie qu’ils  ont  faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Fontainebleau  en  1702 58ott  As  1 id 

21  octobre  : aud.  Blin,  sur  ses  ouvrages  de  charpen- 
terie aud.  château  pendant  1703 ioott 

Somme  de  ce  chapitre  ....  io55tt  As  1 id 

COUVERTURE. 

28  janvier-  3o  décembre  : à Philbert  Liioste,  cou- 
vreur, pour  l’entretien  des  couvertures  de  la  dépendance 
du  château  de  Chambord  pendant  les  deux  derniers 

quartiers  1702  (2  p.). i8ott 

19  aoust  : à,  luy,  pour  ses  ouvrages  pendant  l’an- 
née 1702 1 3 Att  185  8d 

19  aoust -.3.0  décembre  : à Joseph  Tesnier,  pour 
l’entretien  des  couvertures  pendant  les  trois  premiers 


quartiers  1708  (2  p.) 270^ 

Somme  de  ce  chapitre 58 Att  i8s  8d 


MENUISERIE. 

28  janvier- A février  : à Louis  Le  Rond,  menuisier, 
pour  l’entretien  de  la  menuiserie  dud.  château  pendant 

les  deux  derniers  quartiers  1702  (2  p.) 70tt 

19  aoust  :,à  .luy,  parfait  payement  de.  202tt  is  5d,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits 

aud.  château  en  1702. i0  2tt  is  5d 

19  aoust- 3 0. décembre  : à Estienne  Tassin,  menui- 
sier, pour  l’entretien  de  la  menuiserie  pendant  les  trois 

premiers  quartiers  1703  (2  p.) io5tt 

19  aoust  : à luy,  sur  ses  ouvrages  en  1703..  . i5ott 
Somme  de  ce  chapitre  ......  A27tt  15  5d 

SERRURERIE. 

28  janvier-  3o  décembre  : à Clément  Beaujuan,  ser- 
rurier, pour  l’entretien  de  la  serrurerie  du  château  et 
dépendance  de  Chambord  pendant  les  deux  derniers 
quartiers  1702  et  les  trois  premiers  1703  (A  p.).  25ott 

6A 
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19  aoust  : à luy,  parfait  payement  de  189**  i35  6d,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aud. 


château  pendant  1702 89**  i3s  6d 

A luy,  à comple  de  ses  ouvrages  pendant  la  présente 
année ioott 

Somme  de  ce  chapitre /i 39+*  j35  6d 

VITRERIE. 


28  janvier- 3o  décembre  : à Claude  Dezairs,  vitrier, 
pour  l’entretien  de  la  vitrerie  du  château  de  Chambord 
pendant  les  deux  derniers  quartiers  1702  et  les  trois 

premiers  1 703  ( A p.) 1 5ott 

9 1 octobre  : à luy,  pour  les  ouvrages  et  réparations 
de  vitrerie  qu’il  a faits  aud.  château  en  1703.  6itt  i od 
Somme  de  ce  chapitre 2 1 1 tt  1 od 

PAVÉ. 

28  janvier-3o  décembre  : à Matiiurin  Aubry,  paveur, 
pour  l’entretien  du  pavé  et  nettoyement  des  herbes  dans 
les  cours  du  château  de  Chambord,  pendant  les  deux 
derniers  quartiers  1702  et  les  trois  premiers  1708 

(A  p.) s5ott 

28  janvier-19  aoust  : à luy,  parfait  payement  de 
255**  19’  8d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  pavé  qu’il 

a faits  aud.  château  en  1702  (2  p.) i55**  19’  8d 

19  aoust-21  octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  la  présente  année  (2  p.) 3oo** 

Somme  de  ce  chapitre 705**  195  8d 

DIVERSES  DÉPENSES  DE  CHAMBORD. 

28  janvier- 3o  décembre  : au  sr  de  Bellefond,  con- 
cierge dud.  château,  pour  le  soin  qu’il  a eu  de  monter 
l’horloge  d’iceluy  pendant  les  deux  derniers  quartiers 


1702  et  les  trois  premiers  1703  (A  p.). . ....  62**  ios 

19  aoust  : aux  ouvriers  qui  ont  rempli  la  glacière 
dud.  château 25i**  i5s  id 


Au  sr  Chuppin,  contrôleur  à Chambord,  pour  les 
menues  dépenses  qu’il  a faites  pendant  l’année  1702.. . 

1 1 1>*  105  6d 

Somme  de  ce  chapitre A 3 5tt  1 5S  7'1 
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MAÇONNERIE. 

A février-A  mars  : à Jacques  Varignon  et  Pierre  Le 
Maistre  le  jeune,  entrepreneurs,  pour  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’ils  ont  fait  faire  dans  la  dépendance  du 
château  et  au  jardin  de  Meudon  (3  p.).  2A3i**  n5  8d 


A février-3o  décembre  : à Blanchard,  entrepreneur, 
sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  dans  le  parc 

de  Meudon  et  de  Chaville  en  1701  (7  p.) 2A00** 

8 avril-9  septembre  : à Maurice  Gabriel  et  Nicolas 
Delépine,  entrepreneurs,  à comple  des  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’ils  ont  faits  à la  chapelle  de  Meudon 
en  1 702  ( 2 p.) Aooo** 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 883 1 1 is  8d 

TERRASSES  ET  JARDINAGE8. 

A février  : à Charles  Janson,  jardinier,  sur  les  terres 
qu’il  a labourées  et  défoncées  dans  les  jardins  hauts  de 

Marly 1 100*1 

20  may  : à luy,  parfait  payement  de  716**  1 A1,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  treillages  en  bois  qu’il  a fait 
faire  aux  deux  cabinets  du  Mail  en  1702  ...  216**  iAs 
A février-i5  juillet  : à Eugène  Blondeau,  terrassier, 
sur  les  fouilles  et  transports  de  terre  qu’il  a faits  dans  les 
jardins  de  Marly  (2p.) 2Ao** 

I 1 mars  : à Rigollet,  jardinier,  parfait  payement  de 

675**,  à quoy  montent  les  rigolles  qu’il  a fait  dans  les 
jardins  de  Meudon  en  1702 375** 

A février  : à Antoine  Chevalier,  jardinier,  pour  ou- 
vrages de  gazonnage  qu’il  a faits  à une  petite  rampe  proche 
les  cascades  cl  à l’allée  tournante  prez  la  fontaine  de 

l’Arlelon,  dans  les  jardins  bas  de  Meudon 82** 

ier  avril-3o  novembre  : à La  Tronce,  terrassier,  pour 
le  transport  des  terres,  sables,  recoupes  et  immondices 
qu’il  fait  au  château  et  jardins  de  Meudon  (8  p.).  765** 
20  may-i5  juillet  : à Salmon,  terrassier,  pour  le  sable 
qu’il  voiture  sur  l'allée  tournante  des  cloîtres  des  jardins 
et  à l’allée  ronde  des  jardins  hauts  de  Meudon  (2  p.).  . . 

300** 

Somme  de  ce  chapitre 3078*+  iAs 

CONDUITES  DE  FER  ET  DE  GRAIS. 

29  avril-3o  décembre  : à Louis-François  Pollard,  pour 
l’entretien  qu’il  a fait  de  loutes  les  conduites  des  fon- 
taines de  Meudon,  tant  dedans  que  dehors  le  parc,  pen- 
dant les  six  derniers  mois  1702  et  les  six  premiers  1703 
(3  p.) 3ooo** 

CHARPENTERIE. 

A février-20  may  : à Jean  Mallet,  charpentier,  sur 
ses  ouvrages  au  château  de  Meudon  pendant  les  années 
précédentes  (2  p.) . • • 25oo** 

II  mars  : au  sr  Gromet,  marchand  de  bois,  pour  les 
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bois  de  batleau  qu’il  a fournis  pour  le  château  de  Meu- 


don 76H  5> 

Somme  de  ce  chapitre 2076**  5‘ 


couverture. 

19  aoust-11  novembre:  à Jacques  Le  Long,  couvreur, 
pour  l’entretien  des  couvertures  de  Meudon,  Chaville  et 
dépendances  pendant  l’année  dernière  1702  (2  p.).  . . . 
„ !100tt 

MENUISERIE. 

h février  : à Jean  Tarnot,  menuisier,  pour  l’entretien 
et  le  nettoiement  des  galliottes  qui  sont  sur  les  étangs 

des  jardins  de  Meudon 7 ntt 

h février-icr  avril  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  à Meudon  et  à Chaville  pendant 

1 702  (a  p.) ■ • aâoN 

10  juin-3o  décembre  : à luy,  pour  réparations  aux 
contrevents  de  l’orangerie  de  Meudon  et  à la  ferme  de 

Vilbon,  à Meudon  (4  p.) 354**  ios 

4 mars  : à Jean  Denelle,  menuisier,  pour  la  porte 
de  menuiserie  qu’il  a fait  à la  chapelle  du  château  de 

Meudon,  à l’entrée  sous  la  gallerie 269**  7’  6d 

4 février- 11  mars  : à Jean  Guesnon,  menuisier,  par- 
fait payement  de  2873**  i2s  5d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  pour  la  chapelle  du 
château  de  Meudon  en  1702  (3  p.). . . . 3578**  125  5d 
4 février-3o  décembre  : à Cartel,  menuisier,  pour 
les  ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a faits  au 
château  de  Meudon  en  1702  et  1703  (G  p.)..  . i35ott 
2 septembre  : à luy,  sur  les  caisses  qu’il  fait  pour 

l’orangerie  de  Meudon 200** 

10  juin:  à Chauvin,  menuisier,  pour  réparations  de 

menuiserie  qu’il  a faits  à Chaville 102**  ios 

4 mars  : à Louis  Nivet,  menuisier,  sur  les  ouvrages 
de  menuiserie  qu’il  a faits  à Meudon  en  1699  et  1700. 
. 5oott 

Somme  de  ce  chapitre. . . . 5664**  19“  1 id 
serrurerie. 

4 février-3o  décembre  : à Dupuis,  serrurier,  à compte 
des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de 

Meudon  pendant  l’année  dernière  (8  p.) 970** 

ier  avril  : à Gaillard,  serrurier,  parfait  payement  de 
68ott  igs  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations 
de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de  Chaville  et  dé- 
pendances, en  1700,  1701  et  170.3.,,,.  i46**  19’ 6d 
4 tnars-21  octobre  : à Pierre  Roger,  serrurier,  sur 
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les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de 

Meudon  en  1700  et  1701  (2  p.). . 1 100** 

Somme  de  ce  chapitre  ....  2 2 1 6**  19“  6d 

vitrerie. 

4 février-3o  décembre  : à Charles  Pougeois,  vitrier, 
sur  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits  au 
château  de  Meudon  pendant  l’année  dernière  (9  p.).  , 

2 3 1 0 11 

plomberie. 

10  juin-3o  décembre  : à Jacques  IiUCAs,  plombier, 
sur  les  plombs  qu’il  a employés  au  bassin  des  carpes  de 
Meudon  (0  p.) i8ooH 

PAVÉ. 

10  juin-25  novembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 

à compte  des  ouvrages  de  pavé  qu’il  fait  à Meudon 
(3  p.) 2000** 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

9 seplembre-21  octobre  : à Gilles  Le  Moyne,  fon- 
deur, sur  les  robinets  et  soupapes  qu’il  fournit  pour  les 
fontaines  de  Meudon  (2  p.) îooo** 

PEINTURE. 

1er  avril-10  juin  : à Nicolas  Tjercelin,  peintre,  par- 
fait payement  de  io48**  i5s  8d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  grosse  peinture  qu’il  a faits  à Meudon  en  1702 
(2  p.) /i28tti5s8d 

11  novembre-3o  décembre:  à luy,  à compte  de  ses 

ouvrages  pendant  la  présente  année  (3p.) 5oo** 

7 janvier  : à Louis  Ciron,  peintre,  parfait  payement 
de  3oo**,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  verni  qu’il  a 
faits  au  château  de  Meudon  pendant  l’année  dernière. . 
200** 

Somme  de  ce  chapitre 1 128**  i5s  8d 

DORURE. 

4 février  : aux  nommez  Choulier  et  Petit,  doreurs, 
parfait  payement  de  6025**,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  dorure  qu’ils  ont  faits  à l’appartement  de  Madame  la 
princesse  de  Conti,  au  château  de  Meudon.  . . 12  5*+  3fl 

A Dufàux,  doreur,  pour  les  ouvrages  de  dorure  qu’il 
a faits  à la  chapelle  de  Meudon  en  1 702 . . 355*1 1 4“  7'' 
• 3o  décembre  : à luy,  pour  la  dorure  qu’il  a fait  à 
l’appartement  de  Monseigneur  le  duc  et  Madame  la  du- 
chesse de  Bourgogne  en  1702,  et  autres  endroits  du  pa- 
lais de  Trianon  en  1703 373**  25  4d 
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4 - 1 8 février  : à Guillaume  Desauziers,  doreur,  par- 
fait payement  de  1 3oatf  6S  8d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  dorure  qu’il  a faits  à la  chapelle  du  château  de  Meu- 


don en  1702 4o2tt  Gs  8d 

20  may-i5  juillet  : à luv,  sur  la  dorure  et  les  car- 
touches peints  sur  verre  qu’il  a faits  pour  lad.  chapelle 

(2  p.) t.  ......  . qooti 

Somme  de  ce  chapitre ....  21 56tt  3S  1 od 


SCULPTURE. 

4 -18  février  : aux  nommez  Bellan  et  Taupin,  sculp- 
teurs, pour  les  ouvrages  de  sculpture  en  bois  qu’ils  ont 
faits  à la  chapelle  de  Meudon  pendant  l’année  dernière 

(2  p.)..  . . 1 o57tt  1 5‘ 

4 février- 4 mars  : à André  Le  Goupil,  autre,  pour 
la  sculpture  en  bois  qu'il  a faite  à lad.  chapelle  en  1702 

(3  p.) 952^  ios 

4 février  : à Jules  Dugoulon,  autre,  pour  la  sculpture 
en  bois  qu’il  a fait  à la  porte  d’entrée  de  la  chapelle.  . . 

202tt  1 os 

A Jollivet,  sculpteur,  pour  les  ouvrages  de  sculpture 
en  bois  qu’il  a faits  à lad.  chapelle  en  1702 ....  4i8tt 
i5  juillet  : à Desjardins,  autre,  pour  avoir  déposé  et 
reposé  cinq  contre-cœurs  de  bronze  à l’appartement  de 


Monseigneur,  à Meudon 72^  i5s 

Somme  de  ce  chapitre 2703^  105 


MARBRERIE. 

4 février  : à Claude  Tarlet,  marbrier,  pour  les  ou- 
vrages de  marbrerie  qu’il  a faits  au  château  de  Meudon 

pendant  l’année  dernière 364N  4‘  9'* 

18  février- 8 juin  : à luy  et  Pierre  Lisqui,  pour  les 
ouvrages  de  marbre  qu’ils  ont  faits  à la  chapelle  de  Meu- 
don en  1702  (3  p.) 1700^ 

4 février  : à Vigier,  marbrier  sculpteur,  parfait 
payement  de  375**,  à quoy  montent  les  trois  bénitiers  de 
marbre  qu’il  a faits  pour  la  chapelle  de  Meudon  pendant 


l’année  dernière 225^ 

Somme  de  ce  chapitre.' 2289^  4 3 9'* 


entretiens  de  meudon  et  ciiaville. 
ier  avril  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien 
de  l’horloge  de  Meudon  pendant  l’année  1702. . . 4ott 
29'  avril  -3o  décembre  : à Pierre  Renard,  jardinier, 
pour  l’entretien  des  parterres  et  orangerie  de  Meudon* 
pendant  les  six  derniers  mois  1702  et  les  six  premiers 

1703  (3  p.) , 38oott 

A Antoine  Chevalier,  pour  celuy  du  jardin  bas  du 


Vertugadin  et  des  deux  étoiles  à costé,  pendant  le  meme 

temps  (3p.) 33oott 

A Simon  Loin  , pour  celuy  des  jardins  hauts  de  l’avenue 
en  face  du  château  et  du  Mail,  pendant  le  meme  temps 

(4  p.) 23oott 

A Eustaciie  Ragon,  pour  celuy  des  grandes  et  petites 
étoiles  des  jardins  hauts  et  de  l’ avant-cour  du  château, 

pour  idem  (4  p.)  .........  iGoott 

A François  Ragon,  pour. celuy  du  potager,  pour  idem 

(4  p.) 3ooott 

A Valentin  Lopin,  fontainier,  pour  celuy  des  moulins , 

pour  idem  (4  p.)..  2ioott 

A Julien  Chevillard,  pour  celuy  des  fontaines  de  Meu- 
don, pour  idem  (4p.)........ i3ooti 

A Vincent  Touchard,  pour  celuy  des  jardins  et  oran- 
gerie de  Chaville,  pour  idem  ( 4 p.) 2700^ 

A Louis  Fiat,  fontainier  de  Chaville,  pour  idem  (4p.) 

• • 1800*1 

A Jacques  Thuret,  pour  celuy  du  jardin  de  Gaillôn  et 

parc  de  Chaville,  pour  idem  (4  p.). 900** 

A André  Boisselet,  pour  celuy  d’Ursine  â Chaville, 

pour  idem  (4  p.) . . . 1000** 

A Gaspard  Mus  art,  garçon  fontainier  à Meudon,  pour 

ses  gages  pendant  le  même  temps  (4  p.) 54o** 

A Jean  Fiat,  autre,  pour  idem  (4p.). 64 0+* 

A Antoine  Haute-Campagne,  autre,  pour  idem  (4  p.). 

54ott 

A Jean-François  Chevillard,  autre,  pour  idem  (4  p.) 

. . . . 44o« 

A la  mère  Besnard,  pour  le  nettoyement  des  cours 


de  Meudon  pendant,  le  même  temps  (4p.) 3oott 

A Charles  Le  Roux,  pour  celuy  des  cours  de  Chaville, 
pour  idem  (4  p.). .........  1 oott 


A Prévost,  pour  les  taupes  qu’il  a pris  dans  les  jardins 
de  Meudon  et  de  Chaville  pendant  le  même  temps  (4  p.) 

36o« 

Somme  de  ce  chapitre 26660** 

diverses  dépenses  de  meudon  et  chaville. 

20  may  : à Renaud,  épinglier,  pour  ouvrages  de  fil  de 
fer  qu’il  a faits  au  château  et  jardin  de  Meudon.  79+*  i5 
i5  juillet  : à Jean -Antoine  Padelin,  rarnonneur, 
pour  les  cheminées  qu’il  a ramonnées,  visitées  et  raco- 
modées  au  château  de  Meudon  pendant  les  années  1702 

et  1703. 1 5i**  i3“ 

2 5 novembre  : à Gromet,  marchand,  pour  les  planches 
de  balteau  et  autres  bois  qu’il  a fournis  à Meudon.  . . . 

..............  — i4o**  55 

3o  décembre  : à Jean  Varis,  rarnonneur,  pour  les 
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cheminées  qu’il  a ramonnées  pendant  la  présente  année 


i 7o3 54»ti3s 

Somme  de  ce  chapitre 4e5tt  i 23 


JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  MEUDON  ET  DE  ClIAVILLE. 

i4  janvier- 3o  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  à Meudon  et  Chaville,  et 
autres  dépenses  faites  depuis  le  ier  novembre  i 702  jus- 
qu’au ier  décembre  i7o3  (25  p.) 8192**  17“  3d 

APOINTEMENS  D'EMPLOYEZ 

À LA  RIVIÈRE  D’EURE. 

ier  avril- 3o  décembre  : au  sr  Pigoreau,  chargé  de  la 
direction  des  travaux  de  l’aqueduc  de  la  rivière  d’Eure, 
pour  ses  apointemens  de  la  présente  année  i7o3  (4  p.) 

1 ........  1 5oott 

3 septembre  : à luv,  pour  la  construction  de  la  mai- 
son de  Mrs  les  chanoines  de  Maintenon.  1 A 8 1 tt  i53  6d 
ier  avril -3o  décembre  : à Boiter,  éclusier  à Mainte- 
non, pour  ses  apointemens  de  la  présente  année  1708 
(4p.) 365tt 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 33 A 6tt  i 55  6d 


APOINTEMENS  D’EMPLOYEZ. 

i4  janvier- 3o  décembre  : aux  R.  P.  Récolets  de 
Saint-Germain  en  Laye,  pour  les  messes  qu’ils  ont  célé- 
brées à la  chapelle  de  la  Machine  en  1 702  et  170 3 (2  p.) 

200tt 

A ceux  de  Versailles,  pour  avoir  cellébré  la  messe  à 
la  chapelle  de  la  Surintendance  de  Versailles  en  1702 

et  i7o3  (2  p.) 5oott 

4 février- 8 aoust  : au  sr  Le  Court,  ayant  inspection 
sur  les  ouvrages  de  la  grande  église  des  Invalides,  pour 
ses  apointemens  des  trois  derniers  mois  1702  et  des  deux 

premiers  1708  (3p.) 1800K 

4 février- 6 aoust  : au  sr  Cailleteau,  dit  L’Assurance, 
pour  ses  apointemens  en  qualité  d’architecte  employé  dans 
lad.  église  des  Invalides,  pendant  les  six  derniers  mois 

1 702  et  les  six  premiers  1708  (2p.) 1 ooott 

ier  avril -3o  décembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 
comme  architecte  et  dessinateur  pendant  la  présente  an- 
née 1703  (4p.)...: 5ooott 

4 février- 3o  décembre  : à Chuppin,  contrôleur  à 
Chambord,  pour  les  trois  derniers  mois  1702  et  les  six 

premiers  i7o3  (3  p.) . aeSott 

18  février- 3o  décembre  : au  sr  Paillet,  peintre, 
ayant  le  soin  et  netloyement  des  tableaux  du  Roy,  pour 


ses  apointemens  du  dernier  quartier  1702  et  des  trois 

premiers  1703  (4  p.) îooott 

4 mars-3o  décembre  : au  sr  Le  Maistre,  inspecteur 
aux  Thuiileries,  pour  ses  apointemens  pendant  le  même 

temps  (4  p.) 1 5oott 

4 mars  : au  sr  Desormeaux,  élève  peintre,  pour  sa 
subsistance  des  six  derniers  mois  1701  et  des  six  pre- 
miers 1702 26411 

18  mars-3o  décembre  : au  sr  Gagnard,  élève  sculp- 
teur, pour  sa  subsistance  des  six  derniers  mois  1702  et 

de  l’année  i7o3  (3  p.) 896^ 

1er  avril- 3o  décembre  : au  sr  Marigner,  pour  ses 
apointemens  de  l’année  1 7o3 , y compris  ceux  de  ses  deux 

commis  et  frais  de  bureaux  (4  p.) io4oott 

Au  sr  de  Montargis,  ayant  soin  des  remboursemens 
d'héritlages,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1708,  y 

compris  ceux  de  son  commis  (4  p.) 5 ooott 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général,  pour  idem,  y com- 
pris ceux  de  son  commis  (4  p.  ) gooott 

Au  sr  de  Cotte,  architecte  ordinaire  et  contrôleur  à 
Paris,  pour  ses  apointemens  de  1703,  y compris  ceux 

de  son  commis  (4p.) • gooott 

3o  décembre  : à luy,  comme  intendant  des  Bâlimens, 
contrôleur  du  bâtiment  de  l’église  de  l’hôtel  royal  des 
Invalides,  pour  ses  apointemens  en  lad.  qualité  pendant 

i7o3 25oo*t 

iei'  avril- 3o  décembre  : au  sr  Desjardins,  contrôleur 
à Marlv,  pour  ses  apointemens  1703,  y compris  ceux  de 

son  commis  (4p.)..... 6ooott 

Au  sr  de  Cotte  le  jeune,  contrôleur  à Fontainebleau  , 
pour  ses  apointemens  de  l’année  1703,  y compris  ceux 

de  son  commis  (4  p.) 46ooH 

Au  s1  Brunault,  pour  ses  apointemens  1703  (4  p.). . 

3ooott 

Au  sr  Marchand,  pour  idem  (4  p.).  2000tt 

Au  s1  Beaulieu,  autre,  pour  idem  (4p.)....  i5oott 

Au  sr  de  la  Motte,  pour  idem  (4p.) 12  oott 

Au  sr  Le  Pautre,  dessinateur  et  graveur,  pour  idem 

(4  p.) 2 0 oott 

Au  sr  Rivet,  dessinateur,  pour  idem  (4p.)..  aooo'1 
Au  sr  Carlier,  dessinateur,  pour  idem  (4  p.).  12 oott 

Au  sr  Aubert,  autre,  pour  idem  (4  p.) i20ott 

Au  sv  Cauchy,  ancien  dessinateur,  pour  idem  (4  p.).. 

1 200tt 

A luy,  comme  inspecteur  à Meudon,  pour  idem  (4  p.) 

i8oott 

Au  sr  de  Beaufort,  directeur  des  magasins  du  Roy  à 
Paris,  pour  idem  (4p.) 300011 
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Au  s'  Labbé , ayant  soin  de  visiter  les  ouvriers  à Pa- 
ris, pour  ses  apoinlemens  de  i 703  (A  p.) i8oott 

Au  sr  Lefebvre,  pour  l’entretien  de  la  Samaritaine  à 

Paris,  pour  idem  (A  p.) 25oo** 

Au  sr  le  l’Isle,  contrôleur  à Monceaux,  pour  idem 

(A  p.) 1800** 

Au  sr  Lambert,  contrôleur,  pour  ses  apointemens  de 
3703,  y compris  ceux  de  son  commis  (A  p.). . . 6ooo** 
Au  sr  Mollet,  contrôleur  général,  en  considération 
du  séjour  qu’il  fait  à Versailles,  pour  scs  apointemens  de 

l’année  3703  (A  p.).... 2000** 

Au  sr  Rusé,  contrôleur  à Saint-Germain,  pour  ses 
apointemens  de  l’année  1703,  y compris  ceux  de  son 

commis  (A  p.  ) 5ooo** 

Au  sr  Cochu,  contrôleur  à la  Machine,  pour  ses  apoin- 
temens de  l’année  1703  (A  p.) 36oott 

Au  sr  d’Etrecuv,  contrôleur  à Meudon,  pour  idem 

(A  p.) Aooott 

Au  sr  Bordé,  concierge  de  la  Surintendance  des  Bà- 

timens  à Versailles,  pour  idem  (A  p.) 5oo** 

Au  sr  Morlet,  directeur  des  plants  d’arbres,  pour  idem 

(A  p.) 1800** 

Au  sr  Haibrat,  inspecteur  à Chaville,  pour  idem  (5p.) 

* i33att 

Au  sr  Delaplace,  inspecteur  à Fontainebleau,  pour 

idem.  (A  p.) Goo** 

3cr  avril-icr  octobre  : au  sr  Berge,  commis  au  bureau 
de  M.  Gabriel,  pour  ses  apointemens  des  trois  premiers 

quartiers  1703  (3  p.) 900** 

i"  avril -3o  décembre  : au  s'  Crescent,  contrôleur, 
pour  ses  apointemens  de  l’année  1703  (A  p.). . . 3ooo** 
Au  srLAGnpiÈRE,  inspecteur  à La  Chapelle,  pour  idem 

(A  p.). . 1200** 

Au  sr  Le  Maistre,  expert,  pour  idem  (A  p.). . eAoo** 
Au  sr  Delespine,  autre,  pour  idem  (A  p.).  . . 2Aoo**- 
Au  sr  L’Epée,  greffier  des  Bâlimens,  pour  ses  apoin- 
temens de  l’année  1703,  y compris  3 75^  pour  ceux  de 

son  commis  (A  p.) 2375** 

Au  sr  Hauteclair,  pour  ses  apoinlemens  de  1703 

( A p.) 1200** 

Au  sr  Parisot,  inspecteur  à Trapes,  pour  idem  (A  p.) 

1800** 

Au  sr  Legoux,  autre  inspecteur  à Saclay,  pour  idem 

(A  p. ) 1800** 

Au  sr  Jumel,  autre  à Trapes,  pour  idem  (A  p.).  900** 
Au  sr  Perrot,  aulreàTrianon,  pour  idem  (h  p.).  1200** 
Au  sr  Delacroix,  autre  dans  le  parc,  pour  idem 

(A  p-).- 1200** 


Au  sr  Serin,  autre  au  potager,  pour  ses  apointemens 

de  1703  (A  p.) Goo** 

Au  sr  Andrieu,  toiseur,  pour  idem  (A  p.).  . . . 2000** 
Au  sr  Andrieu  le  jeune,  aydanl  aux  toisez,  pour  idem 

(A  p.) 367tt 

Au  sr  Delafontaine,  employé  au  magasin  du  plomb, 

pour  idem  (A  p.) 2000** 

Au  sr  Michelet,  employé  au  poids  du  fer,  pour  idem 

(A  p.) •• 1200** 

Au  sr  de  la  Boulaye,  autre,  aux  vitres,  pour  idem 

(A  p.) 900** 

Au  sr  Tannevot  fils,  autre,  au  château,  pour  idem 

(4  P-) 9°°tt 

Au  sr  Villiard,  autre,  aux  eaux  bonnes  à boire,  pour 

idem  (A  p.) 1200** 

Au  sr  Germain,  inspecteur  à cheval,  pour  idem  (A  p.) 

1 200** 

Au  sr  Girard,  inspecteur  à la  pépinière  du  Roulle, 

pour  idem  ( A p.) Goo** 

A Louis-Clément  Garnier  , jardinier  de  lad.  pépinière  , 

pour  idem  (A  p. ) x 2 0 0** 

Au  sr  Boucault,  inspecteur  à la  Machine,  pour  ses 
apointemens  du  dernier  quartier  1702  et  de  l’année 

3703  ( 5 p.).. 1 12  b** 

Au  sr  Rennekin  Sualem,  charpentier  liégeois,  pour 

idem  (5  p.) 225o** 

Au  sr  L’Escuyer,  architecte  et  inspecteur  à Marly,  pour 
ses  apointemens  du  dernier  quartier  1702  et  des  trois 

premiers  1703  (A  p.) 3000*1 

Au  sr  Montreuil,  autre,  pour  scs  apoinlemens  pen- 
dant le  même  temps  (A  p.) 1200** 

Au  sr  Galin,  garde-magasin  à Marly,  pour  idem  ( A p.) 

600** 

Au  sr  Créant,  inspecteur  à Saint-Germain,  pour  idem 

(A  p.) 600** 

Au  sr  Coypel,  peintre,  pour  sa  pension  des  trois  der- 
niers quartiers  1702  et  des  deux  premiers  1708  (A  p.) 

3750** 

Au  sr  Lafosse,  autre,  pour  idem  (A  p.) 3750** 

Au  sr  Jouvenet,  autre,  pour  idem  (A  p.) . . . . 1500“** 
Au  sr  Blanchard,  autre,  pour  sa  pension  des  deux 
derniers  quartiers  1702  et  des  trois  premiers  1703 

(A  p.) i2  5o** 

Au  s1  Bisot,  employé  au  bureau  des  plans  et  dessins, 
pour  ses  apointemens  de  l’année  1703  (A  p.).  . 1200** 
6may-3o  décembre  : à Pierre  Coustillier,  cy -devant 
jardinier  à Trianon,  pour  ses  apointemens  de  l’année 
1703  (A  p.) i5oo** 
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io  juin-3o  décembre  : au  s1'  Derville,  inspecleur 
du  palais  de  Luxembourg,  pour  idem  (4  p.).  • • 1200** 
i5  juillet- ao  décembre  : au  sr  Antoine,  pour  la  pen- 
sion que  le  Roy  a accordée  à son  fds  pendant  la  présente 

année  (a  p*) 5oo** 

i5  juillet -î  î novembre  : au  sr  Le  Carpentier,  ayant 
l’inspection  sur  les  ouvrages  qui  se  font  pour  le  Roy  aü 
département  de  Paris,  pour  ses  apointemens  en  lad.  qua- 
lité pendant  les  trois  premiers  quartiers  1703  (3  p.)  . . 

1125** 

i5  juillet  : à Mezière,  ancien  appareillent’  des  bàti- 
tnens,  pour  la  pension  qui  luy  a esté  accordée  par  S.  M. 

pendant  la  présente  année i5o** 

9 septembre  : à Antoine  Coisvox,  sculpteur  ordinaire 
du  Roy,  pour  la  pension  qui  luy  a été  accordée  par  S.  M. 

pendant  l’année  1702 4ooo** 

içr  octobre- 3o  décembre  : à Ollivier  Fleurant,  fils 
d’OLLiviER  Fleurant,  cy-devant  jardinier  de  Trianon, 
pour  sa  pension  des  six  derniers  mois  1702  et  des  six 

premiers  1703  (3  p.) 3oo** 

ier  octobre  : au  s1'  Houasse,  élève  de  l’Académie  de 
peinture  et  sculpture  de  Paris,  pour  sa  subsistance  pen- 
dant l’année  1702... e64** 

Au  sT  François  Girardon,  sculpteur  ordinaire  du  Roy, 

pour  sa  pension  de  l’année  1702 2000** 

A Nicolas  Coustou,  autre,  pour  idem 2000** 

3o  décembre  : au  sr  de  Beauvais,  notaire  des  Bàli- 

mens,  pour  sa  pension  de  l’année  1703 4oo** 

Au  sr  abbé  de  Noserines,  aumosnier  des  Bâlimens, 

pour  sa  pension  de  l’année  .1703 35o** 

Au  s'  Dieuxivoye,  médecin  des  Bâlimens,  pour  sa  pen- 
sion de  lad.  année  1708 2000** 

A Mademoiselle  Cuéhon,  de  l’Académie  royalle  de 
peinture  établie  au  Louvre,  par  gratification  ordinaire, 
en  considération  de  son  mérite  et  du  progrez  qu’elle  fait 

dans  la  peinture  et  dans  les  beaux-arts . âoo11 

A Madelaine  Boulogne  l’ainée,  de  lad.  Académie,  en 
considération  de  son  mérite  et  du  progrez  qu’elle  fait 

dans  la  peinture.  . . 4oo** 

Somme  de  ce  chapitre. ........  181 298** 

APOINTEMENS  D’INSPECTEURS  ET  INVALIDES. 

I 4 janvier  : à Brunault,  inspecleur  à Yinccnnes , pour 
ses  apointemens  du  mois  d’octobre  1702  ...  . 77**  io‘ 

II  février- 19  aousl  : à Louis  Baccary,  dit  Dilligent, 
soldat  invalide  à Marly,  pour  ses  apointemens  du  dernier 
quartier  1702  et  des  deux  premiers  1703  (3  p.).  45o** 

11  février  -4  novembre  : à Nicolas  Chevalier,  in- 


specteur à Noisy,  pour  le  dernier  quartier  1702  elles 

trois  premiers  1703  (4  p.) 5oo** 

t8  février- 3o  décembre  : ou  sr  Bian,  inspecteur  à 
Chambord,  pour  le  dernier  quartier  1702  et  les  trois 

premiers  170.3  (4  p.) 360** 

11  mars- 4 novembre:  au  sr  Lacii ambre,  garde  à 
cheval  à Saclay,  qui  a le  soin  des  rigolles  de  Meudon, 
pour  ses  apointemens  des  dix  premiers  mois  1703  (5  p.) 

700*1 

A Martin,  autre,  au  Perray,  pour  idem  (5  p.).  45o*+ 
A Bernard,  autre,  à l’étang  de  Vieille-Eglise,  pour 

idem  (5  p.) 45o** 

A François  Poirier,  autre,  au  Pré-Clos,  pour  idem 

(5  p.) 45o** 

A Le  Maistre,  autre,  à l’un  des  pavillons  de  Trapes , 

pour  idem  (5  p.) 45o** 

A du  Trivier,  autre  à Trapes,  pour  idem  (5  p.)  45o** 
A Jean-François  Vialet,  autre,  au  Mesnil,  pour  idem 

(5  p.) 45o** 

A Denis  Rosay,  garde  à pied  sur  la  chaussée  de  l’ctang 

du  Port-Royal,  pour  idem  (5p.) 3o4** 

A Gaspard  Fourgault,  dit  Bussigny,  autre,  à Bue, 

pour  idem  (5p.) 3o4** 

20  may-3o  décembre  : à Montplaisir,  soldat  inva- 

lide à Fontainebleau,  pour  ses  apointemens  de  la  pré- 
sente année  (4p.) 365** 

9 septembre- 3o  décembre  : à Pierre  Luciiet,  in- 
specteur à Monceaux,  pour  ses  apointemens  de  l’année 

1703  (2  p.) 67.5** 

Somme  de  ce  chapitre G435**  lu’ 

GRATIFICATIONS. 

21  janvier  : au  sr  Cocuu,  contrôleur  à la  Machine, 

. pour  gratification  pendant  l’année  dernière  1702.  1 000** 

A Jean  Maiieu  le  fils,  inspecteur  sur  les  plants  et  pépi- 
nières des  environs  de  Versailles,  idem 200** 

Au  sr  Martin,  capitaine  commandant  les  vaisseaux 
du  canal  de  Versailles,  pour  le  voyage  qu’il  a fait  et  le 
service  qu’il  a rendu  sur  le  canal  de  Fontainebleau  pen- 
dant que  S.  M.  y a séjourné 4oo** 

4 février  : à Dumagny,  charpentier,  pour  les  soins 
qu’il  a eu  de  conduire  et  enlever  les  groupes  des  Re- 
nommées, dans  le  jardin  de  Marly ioo*‘ 

Au  sr  de  Cotte,  intendant  des  Bâlimens,  pour  le 
voyage  qu’il  a fait  en  1701,  de  Marly  à Lyon,  en  poste, 
avec  un  dessinateur  et  un  valet,  au  sujet  des  bâlimens 
de  l’hôtel  de  ville,  et  pour  lever  les  plans  de  plusieurs 
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places  au  sujol  do  la  statue  équestre  de  S.  M. , y compris 
le  séjour  pendant  trois  semaines  et  son  retour  à Paris,  le 

tout  en  poste i5oott 

A Laurence  Sellier,  veuve  de  Robert  Delarue,  char- 
pentier de  la  Machine,  en  considération  de  ce  que  son 

mari  a esté  tué  en  travaillant  à lad.  Machine 1 oott 

4 février  : à Charles  Laurens,  plombier  de  la  Ma- 
chine, pour  les  soins  qu’il  a pris  de  visiter  les  aqueducs 

de  la  Machine  en  1702  1 oott 

A Nicolas  Prouvais,  portier  des  deux  portes  de  la 
grande  tour  de  la  Machine,  pour  ses  gages  en  lad.  qua- 
lité pendant  l’année  dernière îoott 

Au  sr  Derville,  employé  au  bureau  des  plans  et 
desseins,  pour  les  voyages  et  menus  frais  qu’il  a faits  en 

1702 4oott 

4 mars  : à Joseph  Mury,  Suisse,  et  Pierre  Gareau, 
charpentier,  pour  faire  panser  chacun  un  de  leurs  en- 
fants qui  ont  eu  les  jambes  cassées  par  un  mouvement  de 

la  Machine . ...  6ott 

11  mars  : à Mlie  Ghéron,  de  l’Académie  royalle  de 
peinture  établie  au  Louvre,  par  gratification  ordinaire, 
en  considération  de  son  mérite  et  du  progrez  qu’elle 

lait  dans  la  peinture  et  dans  les  beaux-arts 4 oott 

A Madelaine  Boulogne  l’aînée,  de  ladite  Académie, 
idem,  en  considération  de  son  mérite  et  du  progrez  qu’elle 

fait  dans  la  peinture 4 oott 

Au  sr  Boulogne  l’aîné,  peintre,  pour  sa  pension  de 

1702 4 oott 

Au  s'  Boulogne  le  jeune,  autre,  pour  idem.  .'.  4oott 

Au  sr  Corneille,  peintre,  pour  idem 70ott 

Au  sr  Coypel  le  jeune,  peintre,  pour  idem.  . . . 5oott 

Au  s‘  Desportes,  pour  idem 5oott 

Au  s1  Villiard,  en  considération  de  l’inspection  qu’il 

a eu  sur  les  ouvrages  de  pavé  en  1702 3oott 

Au  sr  Le  Pautre,  dessinateur  et  graveur,  employé  au 
bureau  des  plans  et  desseins,  par  gratification  pour 

1702  3oott 

Au  sr  Rivet,  dessinateur,  pour  idem 3oott 

Au  sr  Carlier,  autre,  pour  idem 300^ 

Au  sr  Aubert,  autre,  pour  idem 3oott 

A Remy  Denis,  fontainier  à Trianon,  pour  la  peinture 

qu’il  a mis  aux  deux  cascades  en  1702 . îoott 

A Galland,  Le  Basque  et  Boulanger,  garçons  du  ma- 
gasin des  démolitions  à Versailles,  pour  avoir  chacun  un 

justaucorps  de  la  livrée  du  Roy ioott 

Au  s'  Poerson,  peintre,  pour  sa  pension  de  l’année 

1703  4oott 

Au  s1  Vivien,  peintre  en  pastel,  pour  son  logement  de 

l’année  1702.  . . . . 2ontt 


Au  sr  de  Saint -Georges,  historiographe  de  l’Aca- 
démie de  peinture  établie  au  Louvre,  par  gratification 

pendant  1702 i5ott 

1 8 mars  : à Louis  Baccary,  dit  Diligent,  soldai  inva- 
lide employé  à Marly,  pour  le  service  qu’il  a rendu  pen- 
dant l’année  1702 5ott 

A Déroché,  garçon  plombier  à Saint-Germain-en- 
Laye , pour  le  service  extraordinaire  qu’il  a rendu  en 

1702 5ott 

ier  aoust  : à Daniel  Brissard,  qui  a perdu  un  bras 
en  travaillant  aux  rouîtes  de  la  forest  de  Fontainebleau, 

par  gratification  6ott 

8 avril  : au  sr  de  Beaulieu,  pour  les  voyages  extra- 
ordinaires qu’il  a faits  en  1702 25ott 

Au  sr  Berge,  pour  idem 25ott 

Au  s1'  Marchand,  pour  idem i5ott 

Au  sr  de  la  Motte,  pour  idem.  i5ott 

Au  sr  Tanevot  père,  inspecteur  des  bâtimens,  par 
gratification,  pour  papiers,  crayons,  encre  et  plumes  qu’il 
a fournis  pour  dessiner  pendant  l’année  1702  ...  1 5ott 
1e1'  may  : au  sr  Prévost,  sous-secrétaire  de  l’Académie 
d’architecture  et  historiographe  des  bâtimens  du  Rov, 
pour  losvovages  qu’il  a faits,  tant  à Versailles,  Trianon, 
la  Ménagerie,  Marly,  Saint-Germain-en-Laye  et  la 
Machine,  qu’à  l’hôtel  royal  des  Invalides,  pour  travailler 
à l’hisloire  des  Bâtimens,  pendant  l’année  1702.  3oott 
Au  sr  Cailleteau,  dit  L’Assurance,  architecte  et  dessi- 
nateur desdits  Bâtimens,  pour  les  voyages,  séjour  et 
outres  dépenses  qu’il  a faits  pour  le  service  du  Roy  au 
château  de  Fontainebleau  v au  sujet  de  l’incendie  de 

l’année  dernière  1702..  . 6q4tt 

i5  may  : à Jean  Maheu,  inspecteur  aux  plants  et 
pépinières,  pour  le  soin  qu’il  a eu  de  faire  élaguer  les 

arbres  des  avenues  des  Maisons  Royalles aoott 

22  avril  : à Charles  Amelot,  jardinier  de  Marly,  pour 
son  travail,  outre  son  entretien,  à cause  du  nouveau 
mail  dans  le  bosquet  du  côté  du  vitlage,  et  autres  aug 
mentations  que  S.  M.  a faites  dans  ledit  jardin  depuis 

1702.  . . . . . ...  . i5oott 

29  avril  : à Pasquier  Souchet,  jardinier,  pour  le  soin 
qu’il  a pris  des  orangers  du  château  de  Fontainebleau 

en  1 702 3oott 

20  may  : à Bon  Briot,  miroitier,  pour  les  augmen- 
tations de  glace  qu’il  a posées,  tant  au  château  de  Ver- 
sailles, Ménagerie,  Trianon,  Marly  et  Meudon,  que 
pour  celles  qu’il  a fallu  démonter,  nettoyer  et  reposer 
dans  lesdites  Maisons  Royalles,  y compris  les  voyages, 

et  ce  pour  l’année  1 702 3oott 

10  juin  : à Antoine  Denau,  compagnon  forgeron,  qui 
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a esté  grièvement  blessé  à la  teste  en  travaillant  dans  les 

mouvemens  de  la  Machine 3ott 

17  juin  : à Duciiemin,  cy-devant  portier  du  jardin  du 
palais  des  Thuilleries,  pour  sa  pension,  pour  l’ayder  à 

subsister  pendant  la  présente  année 6ott 

A Bourguignon,  charpentier,  qui  a esté  blessé  en  tra- 
vaillant à la  démolition  des  vieilles  écuries  de  Meudon. 

200tt 

i5  juillet  : au  sr  Tailly,  inspecteur  des  Bâtimens  à 
Compiègne,  pour  le  soin  qu’il  a pris  de  faire  entretenir 
les  routtes  et  fossez  de  la  forest  de  Compiègne,  en  1702 

i5ott 

2 septembre  : à François  Laveciief,  dit  nu  Parc, 
jardinier  du  château  neuf  de  Saint-Germain,  pour  les 
fruits  nouveaux  qu’il  a donnez  au  roy  et  à la  reyne 

d’Angleterre ilitd1 

9 septembre  : à la  veuve  de  Muzart,  garçon  fontainier 
à Meudon  qui  s’est  tué  en  travaillant  pour  le  service  du 
Boy  sur  les  combles  du  château  de  Meudon,  d’où  il  est 


tombé,  pour  luy  donner  moyens  de  subsister.  . . . ioott 
A Jean  Scale,  compagnon  marbrier,  qui  a esté  dan- 
gereusement blessé  en  allant  travailler  pour  le  Boy  à 
Marly 100^ 


A Jean  Merseron,  dit  La  Violette,  garde-magasin 
du  canal  de  Versailles,  pour  le  soin  qu’il  a eu  dudit 

magasin  en  1703 i5oH 

ie*'  octobre  : à Pierre  Largodette,  ancien  forgeron  de  j 
la  Machine,  en  considération  de  ses  longs  services.  6ott 

A Jean  Jupin,  autre,  idem 3ott  j 

2 1 septembre  : à la  damoiselie  Cuapes  , de  la  Musique , j 
pour  ayder  au  payement  des  dépenses  que  son  père  a fait  j 
pour  rétablir  l’église  et  le  presbitère  de  Saint-Antoine  ! 

près  Versailles 3ooH 

A Pasquier,  marbrier,  pour  la  pension  qui  luy  a esté 

accordée  pendant  la  présente  année i5ott 

A Mercier  , voiturier,  qui  a eu  la  jambe  cassée  en 
chargeant  les  plombs  de  l’orangerie  de  Trianon.  . . 3ott 
A Gabriel  Guérin,  jardinier,  qui  a eu  le  bras  droit 
cassé  en  tombant  du  haut  d’une  échelle  où  il  cueilloit  de  la 
fleur  d’orange  dans  l’orangerie  du  château  de  Versailles . 

3o« 

29  septembre  : à François  Le  Normand  , jardinier  du 
potager  du  Boy  à Versailles,  pour  le  bon  état  de  son  en- 
tretien   2000^ 

Au  s‘  de  Beaulieu,  en  considération  de  ses  services 

pendant  les  années  1 701  et  1702 3oott 

1 1 novembre  : au  sr  de  l’Epine  , architecte  et  expert 
des  Bâtimens,  en  considération  des  peines  et  du  travail 
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extraordinaire  qu’il  a fait  pendant  la  présente  année. . . 

6ooti 

Au  sr  Le  Maistre,  autre,  pour  idem 600+* 

Au  sr  de  Beaufort,  directeur  des  magasins  à Paris, 
pour  les  voyages  qu’il  a faits  de  Paris  à Rouen,  tant  pour 
la  vériflication  des  toisez  des  marbres,  qui  sont  sur  les 
ports  de  Rouen , que  pour  l’acliapt  des  plombs  qu’il  a esté 

faire 6oott 

18  novembre  : à Jean  Candon,  charpentier,  et  Jacques 
Douville,  calfateur,  employez  sur  le  canal  de  Versailles, 
pour  le  service  qu’ils  ont  rendu  sur  le  canal  de  Fontai- 
nebleau   i36tt 

18  novembre  : à André  Morel,  Jacques  La  Vienne , 
Claude  Quantin  et  Antoine  de  Brosse,  matelots  servans 

sur  le  canal  de  Versailles,  pour  idem 117N 

A Christophe  Le  Roux,  maître  des  matelots  du  canal 
de  Versailles,  pour  le  voyage  qu’il  a fait  et  le  service  qu’il 
a rendu  sur  le  canal  de  Fontainebleau  pendant  que 

S.  M.  y a séjourné eoot1 

2 décembre  : aux  palfreniers  des  écuries  du  Roy,  pour 
les  fumiers  qui  leur  ont  esté  pris  pour  les  parquets  des 

environs  du  château  de  Fontainebleau 77H 

3 0 décembre  : au  sr  Irfray,  commis  à la  poste  de 
Versailles,  pour  le  soin  qu’il  a pris  des  lettres  et  paquets 
concernant  les  Bâtimens,  pendant  l’année  1 703  . . ioott 
Au  sr  Bruneau,  inspecteur  à Vincennes,  par  gratifi- 
cation  iooH 

A luy,  pour  le  soin  qu’il  a pris  pour  la  conservation 

des  arbres 3ooH 

Au  sr  Coquart  de  la  Motte,  intendant  des  Bâtimens, 
pour  le  service  qu’il  a rendu  dans  les  Bâtimens  en  1703. 

900^ 

A luy,  pour  sa  pension,  à cause  des  soins  qu’il  prend 
à la  vériflication  des  toisez  et  pour  y estre  présent.  1 5oott 
Au  sr  Briot,  miroitier,  pour  le  nettoyement  qu’il  a fait 
des  glaces  dans  les  aparlemens  des  châteaux  de  Versailles, 

Trianon  et  Marly 3oott 

3o  décembre  : à Boucault,  garde-magasin  à la  Ma- 
chine, par  gratification 200^ 

A La  Violette,  garde-magasin  du  Canal,  idem.  i5oH 

A Clément  Garnier,  jardinier  du  Roulle 200*' 

A Germain,  inspecteur 1 5oB 

A La  Ville,  compagnon  charpentier,  qui  a esté  blessé 

à la  jambe  en  travaillant  à Trianon 3oW 

Somme  de  ce  chapitre 2 A 21  A11 
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Boulingrin  du  château  neuf  de  Saint-Germain,  pour 

l’augmentation  d’entretien  dudit  jardin 95ott 

18  février- 3o  décembre  : au  sr  Clinchant,  garde  du 
palais  des  Thuileries  et  concierge  de  la  Salle  des  Comédies 
dudit  palais,  ayant  le  soin  de  nettoyer  et  tenir  propres 
toutes  les  chambres  et  cours  dudit  palais,  pour  ses  apoin- 

temens  pendant  l’année  170a  (4  p.) /i3oott 

18  février-3o  décembre  : à Henry  de  Bugny,  jardi- 
nier, pour  l’entretien  du  jardin  de  Vincennes  pendant 
les  trois  derniers  quartiers  1702  et  les  trois  premiers 

1703  (5  p.) 9950ti 

A jean  Chevillard,  fontainier,  pour  l’entretien  des 

fontaines  dudit  château  de  Vincennes  pendant  le  même 

temps  (5  p.) goott 

18  février- ier  octobre  : à Hulmé,  portier  du  jardin 
des  Tuilleries  de  la  porte  aux  fumiers,  pour  ses  gages 
des  trois  derniers  mois  1702  et  des  trois  premiers  1708 

(2  p.) i5o« 

h mars- 11  novembre  : à Jobin,  jardinier,  pour  l’en- 
tretien du  grand  parterre  et  du  grand  jardin  du  palais 
de  Luxembourg,  du  jardin  particulier  de  feu  VIe  de  Guise 
et  du  petit  jardin  de  l’orangerie  dudit  palais,  pendant 
les  trois  derniers  quartiers  1702  et  le  premier  1703 

(k  P-) aooott 

A la  veuve  Le  Maire  et  Estienne  Le  Maire,  son  fils, 
pour  l’ent retien  des  plants  d’arbres,  à costé  du  grand 
parterre  dudit  palais,  pendant  le  même  temps  (4  p.).'. 

6oott 

Au  sr  Barrère,  concierge  dudit  palais,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (A  p.).  . . ioooH 
A David  Tinemberg,  Suisse  de  l’entrée  de  la  porte 
dudit  palais,  pour  ses  gages  pendant  le  môme  temps 

(Z|  P-) 3oo» 

A Jean  Tinemberg  , Suisse  de  l’entrée  de  la  grille  dudit 

jardin,  pour  idem  (A  p.) 300tt 

A Pétre,  Suisse  de  ladite  grille  dudit  jardin,  pour 

idem  (A  p.) g00tt 

A Michel  Le  Duc,  Suisse  de  la  basse  cour  dudit  palais 

sur  la  rue  d’Enfer,  pour  idem  (A  p.) 3oott 

A Julien  Dujardin,  portier  de  la  basse  cour  sur  la 

rue  de  Vaugirard,  pour  idem  (A  p.) 300*+ 

22  avril-3o  décembre:  au  sr  Duru,  concierge  et 
garde-meuble  du  château  de  Vincennes,  pour  ses  apoin- 
lemens  des  trois  derniers  quartiers  1702  et  des  trois 

premiers  1703  (A  p.) 9950tt 

A Pierre  Thierry  et  Nicolas  Délié,  garçons  dudit 
Duru,  pour  leurs  gages  pendant  le  même  temps,  à 6e5tt 

pour  chacun  (A  p.) 1 950ti 

20  may-i  1 novembre  : à Baradel,  portier  de  l’Obser- 


vatoire, pour  ses  gages  des  trois  derniers  quartiers  1702 

et  du  premier  1703  (3p.)., 90ott 

20  may  : à Boyvinet,  pour  l’entretien  des  parterres 
des  Tuilleries  pendant  les  six  derniers  mois  1702  et 

les  quatre  premiers  1703 55oott 

20  may-3o  décembre  : à la  d11'  Maçon  et  sa  sœur, 
pour  l’entretien  des  parterres  en  gazon  dudit  jardin  des 
Thuilleries  pendant  les  deux  derniers  quartiers  1702  et 

le  premier  1703  (3  p.) 1 537++ 1 °5 

A la  veuve  Carbonnet,  pour  celuy  de  la  haute  allée 
des  maronniers  et  son  logement  pendant  le  même  temps 

(3  p.) » A5ott 

A Le  Bouteux  le  jeune,  pour  celuy  de  l’orangerie 

pendant  le  même  temps  (3p.) 67 5<+ 

20  may -ier  octobre:  à Lamy,  portier  du  costé  du 
pont  Royal,  pour  ses  gages  du  dernier  quartier  1702  et 

du  premier  1703  (2  p.) 1 50++ 

A Lenez,  autre  portier  du  costé  du  Manège,  pour 

idem  { 2 p.) !50tt 

8 juillet  : à François  Le  Bled,  portier  de  l’hôtel  de 
Limoges,  pour  ses  apointemens  des  six  premiers  mois 

1703 1 8 1++ 

A Louis  Parisot,  portier  de  l’hôtel  des  Inspecteurs, 

pour  idem 181*+ 

22  juillet  : à la  veuve  P allas,  concierge  du  serrait 
de  Vincennes,  pour  les  six  derniers  mois  1 702  et  l’année 

1 7°3 900^ 

22  juillet -3o  décembre:  au  sr  Couplet,  concierge 
de  l’Observatoire,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers 

mois  1702  et  l’année  1703  (2  p.) 750++ 

20  may-3o  décembre  : à la  veuve  Julien  de  Bray, 
ayant  la  moitié  du  grand  parterre  du  Tibre,  à Fontai- 
nebleau, pour  ledit  entretien  pendant  les  deux  derniers 

quartiers  1702  et  le  premier  1703  (3  p.) 760++ 

A Gaspard  Guinteau  de  Riciiemont,  ayant  l’autre 

moitié,  pour  ledit  entretien  pendant  le  même  temps 

(3  p.) 75ott 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  celuy  du  jardin  des  Pins 

et  celuy  de  l’Étang,  pour  idem  (3  p.) 525tt 

A CiiÂtillon,  ayant  celuy  du  jardin  de  la  Reyne  et  des 

orangers,  pour  idem  (3p.) 1200^ 

A Gabriel  Dorchemer,  dit  La  Tour,  avant  celuy  du 
jardin  de  la  Conciergerie,  pour  idem  (3  p.)..  33tt  i5s 
A la  veuve  Besnard,  tutrice  de  son  fils,  pour  l’entre- 
tien de  l’hôtel  d’Albret,  pour  idem  (3  p.) 75^ 

A CiiÂtillon,  pour  avoir  soin  de  nettoyer  les  canaux 
et  l’étang  du  jardin  des  Pins,  pour  idem  (3p.)..  i5ott 
A la  veuve  Jean  Dubois,  peintre,  pour  le  netloyement 
de  toutes  les  peintures,  pour  idem  (3p.) 45ott 
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A Jacques  Grognet,  couvreur,  ayant  l’entretien  de  toutes 

les  couvertures,  pour  idem  (3p.) a355tt 

A la  veuve  Tisserant,  ayant  celuy  des  vitres  dud.  châ- 
teau , pour  idem  (3p.) 1 1 2 5tt 

A la  veuve  Vieuxpont,  ayant  celuy  du  jardin  potager 

et  fruitier  du  jardin  neuf,  pour  idem  (3p.) i35tt 

A André  Girard,  ayant  celuy  des  plombs  des  couver- 
tures, pour  idem  (3p.) A5ott 

A Jean  Nivelon,  pour  le  nettoyement  du  jeu  du  mail 
et  des  palissades,  pour  idem  (3p.)........  8it+  y3  0J 

A Varin,  ayant  celuy  des  espaliers  du  parc,  pour  idem 

(3  p.) 73itt  5S 

A Louis  Desbouts,  ayant  celuy  des  allées  et  conlr’allées 

du  parc,  pour  idem  (3  p.) 1 675^ 

Aux  Religieux  de  la  Charité  d’Avon,  pour  leur  pen- 
sion desd.  trois  quartiers  (3  p.) 1 46att  io’ 

A Voltigeant,  pour  l’entretien  de  tous  les  batteaux  du 

canal,  pour  idem  (3p.)  . . ^ 100H 

A Jmuis  Dubois,  concierge  du  logis  de  la  fontaine 

Relleau,  pour  idem  (3p.) ii2tt  ios 

A lhoN,  pour  le  soin  et  nourriture  des  carpes  et  cignes 

dud.  canal,  pour  idem  (3p.) 1 3o 2^  1 f>s 

A Cousturier  , ayant  le  soin  et  l’entretien  des  fon- 
taines, pour  idem  (3  p.) 75os 

A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albret, 

pour  idem  (3  p.) 7&ti 

A Tollet,  concierge  du  pavillon  où  loge  M.  le  Surin- 
tendant des  finances,  pour  idem  (3p.) 1 5 o*+ 

A la  veuve  de  la  Salle,  concierge  de  ja  Surinten- 
dance des  bàtimens,  pour  idem  (3p.). 15011 

A Antoine  Gervais,  portier  du  parc,  pour  idem  (3p.) 

225tl 

A Cosme  Petit,  portier  de  la  cour  du  Cheval  blanc  du 

château  neuf,  pour  idem  (3  p.) i5ott 

A Gabriel  Dorciiemer,  concierge  dud.  château,  pour 

idem  (3  p.) • 2a5tt 

A Ciiatillun,  ayant  le  soin  et  entretien  de  l’horloge, 

pour  idem  (3p.) 7&tt 

19  aoust  : à Duchemin,  cy-devant  portier  du  jardin 
des  Thuilleries,  pour  ses  gages  du  troisième  quartier 

1 702  7 

1 1 novembre  : à Piiilbert  Dupuis,  jardinier,  ayant 

l’entretien  des  parterres  tant  de  broderie  que  gazon, 

palissades  de  jasmin  le  long  de  la  terrasse,  et  de  toutes 
les  allées  et  bosquets,  plants  dlarbres,  terrasse  du  côté 
de  l’eau,  fer  à cheval  et  le  tour  du  bassin  octogone,  pour 
led.  entretien  pendant  cinq  mois  finis  le  dernier  sep- 
tembre  2750^ 

3o  décembre  : aux  Religieux  de  la  Très  Sainte  Tri- 


nité du  couvent  fondé  à Fontainebleau,  tant  pour  l’en- 
tretien d’une  lampe  d’argent  garnie  de  ses  chaînons,  que 
S.  M.  a donné  pour  brûler  jour  et  nuit  devant  le  Très 
Saint  Sacrement  de  l’autel,  que  pour  la  fourniture  et  en- 
tretien des  ornemens  et  luminaire  pour  la  célébration  du 

service  divin  pendant  la  présente  année 3oott 

Au  sr  Dupont  et  à Jeronime  Dupont,  sa  fille  aînée, 
pour  sa  pension  à cause  de  l’entretien  de  la  vollière  qu’il 
avoit  avant  qu’elle  fût  convertie  en  orangerie,  pendant 

1703 6oott 

A Nicolas  Thierry,  ayant  la  garde  et  conciergerie  du 
château  neuf  et  du  vieux,  qui  est  à présent  la  petite 
écurie  à Fontainebleau,  pour*ses  gages  en  lad.  qualité 

pendant  l’année  1703 îoo*1 

A Nicolas  Dorciiemer,  pour  la  pension  que  feu  Louis 
Dorciiemer  , son  frère , luy  devoit  payer  sur  le  nettoyement 
des  cours  du  château  de  Fontainebleau  dont  il  estoit 
chargé,  que  S.  M.  a supprimé  l’ayant  mis  à l’entretien. 

îoot1 

A Julien  Lory,  horlogcur,  ayant  l’entretien  et  répara- 
tion de  l’horloge  dud.  château,  pour  led.  entretien  pen- 
dant l’année  1702 ioow 

A Desplats,  ayant  la  charge  de  garde  de  la  basse  cour 
des  cuisines  dud.  château,  pour  ses  gages  1703.  . 5ott 
A Charles  Picault  de  Dernault,  ayant  la  charge  de 
garde  de  la  basse  cour  du  Cheval  blanc  aud.  château,  pour 

scs  gages  de  l’année  1703 37"  10* 

Au  sr  de  Courcelle,  garde-meuble  du  château  de  Fon- 
tainebleau, ayant  la  charge  de  faire  tendre  et  nettoyer  les 
meubles  dud.  château  et  veiller  à la  conservation  d’iceux, 

pour  ses  gages  de  l’année  1703 3oott 

A M.  Seguin,  concierge  du  château  du  Louvre,  pour 
distribuer  à Henry  de  Lionne  et  François  Parmentier, 
pour  le  soin  qu’ils  ont  eu,  pendant  1708,  de  ballayer, 
nettoyer,  allumer  et  éteindre  le  feu  dans  les  salles  des 
Académies  d’architecture,  peinture  et  sculpture  établies 

au  Louvre îoo11 

Aux  Religieuses  Capucines,  pour  l’entretien  de  leur 

jardin  pendant  l’année  1702 Aoott 

Somme  de  ce  chapitre ô635itt  2“  6d 
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k novembre  : à Denis  Anceau,  fontainier,  retenu  par 
S.  M.  pour  avoir  le  soin  des  eaux  bonnes  à boire  des 
fontaines  de  Versailles,  pour  ses  gages  de  l’année  1708 

6ott 

3o  décembre  : au  sr  Coquart  de  la  Motte,  Conseiller 
du  Roy  en  ses  Conseils,  intendant  et  ordonnateur  ancien 
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desd.  bâtimens,  jardins,  tapisseries  et  manufactures, 

pour  trois  quartiers  de  ses  gages 45oott 

Au  sr  Blondel,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  in- 
tendant et  ordonnateur  alternatif  desd.  bâtimens,  jardins, 
tapisseries  et  manufactures,  4665tt  pour  trois  quartiers 
de  ses  gages,  et  600^  pour  ceux  de  son  commis.  5265tt 
Au  sr  de  Cotte  , Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils , in- 
tendant et  ordonnateur  triennal  desd.  bâtimens,  pour 

idem 45oott 

Au  s1  Desgots,  contrôleur  général  ancien  desd.  bâti- 
mens, 4o8ott  185  9d  pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et 
augmentation  d’iceux,  et  600H  pour  ceux  de  son  commis 

* 468ott  i8s  9a 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général  alternatif  desd.  bâ- 
timens, pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmenta- 
tion d’iceux 4i25tt 

Au  sr  Mollet,  contrôleur  général  triennal  desd.  bâ-. 

timens,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages 4 1 3 3+t 

A Me  François  Gabriel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier 
général  desd.  bâtimens,  3i5ott  pour  trois  quartiers  de 
ses  gages  de  la  charge  de  trésorier  général  alternatif  et 
de  la  moitié  de  celle  de  trésorier  général  ancien,  et  3oott 

pour  ceux  de  ses  premiers  commis 345oN 

A Me  Joseph  Blondel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier  gé- 
néral desd.  bâtimens,  pour  pareils  gages. .....  345ott 

Au  s'  Fbancines,  intendant  de  la  conduite  et  mouve- 
ment des  eaux  et  fontaines  de  S.  M.,  225ott  pour  trois 
quartiers  de  ses  gages  en  lad.  qualité,  7000*+  à cause  de 
l’entretien  qu’il  a des  fontaines  de  Rungis,  palais  de 
Luxembourg,  Croix  du  Tiroir  et  château  du  Louvre,  et 
800^  pour  l’entretien  des  fontaines  et  grottes  du  château  j 
de  Saint-Germain-en-Laye  pendant  la  présente  année. . . 

ioo5ott 

Au  sr  de  Cotte,  architecte,  entretenu  pour  le  service  i 
desd.  Bâtimens,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité.  2/100^ 

Au  sr  Gabriel,  autre  architecte,  idem 10 oo^ 

Au  sr  Le  Maistre,  autre  architecte,  idem.  . . . iooott 
Au  sr  de  la  Hire,  professeur  de  l’Académie  d’archi- 
tecture établie  au  Louvre  pour  y tenir  les  Conférences 

et  y enseigner  publiquement 1200^ 

Au  sr  Félibien,  historiographe  desd.  Bâtimens,  pour 

ses  gages  en  lad.  qualité 1200^ 

A Claude  Desgots,  jardinier,  retenu  pour  travailler 
aux  desseins  des  parterres  des  jardins  de  S.  M..  1200^ 

A Jean-François  Félibien,  ayant  la  garde  des  figures 
qui  sont  dans  le  magasin  des  antiques  placé  au  Louvre. 

4oott 

A Noël  Coypel,  peintre  ordinaire  desd.  Bâtimens.. . 

eoott 


Friquet  de  Vaurose,  peintre  ordinaire,  idem.  2 00tt 
A Nicolas  Bailly,  peintre  en  miniature,  entretenu 
pour  le  service  desd.  Bâtimens 200tt 

ÉTAT  PARTICULIER. 

A François  Girardon,  sculpteur,  faisant  ordinairement 
les  modèles  et  ornemens,  tant  au  Louvre  qu’ailleurs, 


pour  ses  gages 200tt 

A Corneille  Vanclèye,  autre 2oott 

A Thomas  Renaudin,  autre A 5o+t 

A Antoine  Coisvox,  autre 200^ 

A Nicolas  Coustou,  autre 200^ 

A Pierre  Legros,  autre ^qH 

A Pierre  Mazelines,  autre j50U 

A Claude  Tarlé,  marbrier 30tt 

A François  Deschamps,  autre 30tt 


A Dominico  Cucci,  qui  fait  toutes  les  garnitures  de 
bronze  doré  des  portes  et  croisées  des  Maisons  Rovalles. 


6o« 

A Sébastien  Leclerc,  graveur ioott 

A la  veuve  et  héritiers  de  Claude  Tricot,  maître  des 

œuvres  de  maçonnerie  des  Bâtimens 6ooM 

A Paul-Mathieu  Poisson  , maître  des  œuvres  de  char- 
penterie, pour  avoir  l’œil  sur  tous  les  charpentiers  des 

Maisons  Royalles 6oott 

A Nicolas  Dorbay,  maçon,  pour  ses  gages 3ott 

A Jacques  Mazière,  autre 30t+ 

A Pierre  Le  Maistre  le  jeune,  autre 3 o^* 

A Jacques  Varignon,  autre 3ott 

A Gérard  Marcou,  autre 3ott 

A Jean  Malet,  charpentier 3ott 

A Léonnard  Le  Maistre,  autre 3ott 

A Jean  Denelle,  menuisier 3ott 

A Charles  Angeier,  autre 3o+l 

A Pierre  Roger,  serrurier 3oti 

A André-Charles  Boule,  ébéniste 3ott 

A Jean  Opennordt,  autre 3 0^ 

A Gabriel  Janson,  vitrier 3ott 

A Bernard  Lespinouze,  autre dot* 

A Jacques  Lucas,  plombier 3ott 

A Louis  Regnouf,  paveur 3oN 

A Bon  Briot,  miroitier 3ott 

A Guillaume  Desauziers,  peintre  et  doreur.  . . . 3ott 
AMasselin,  chaudronnier 3ott 


A Padelain  et  Varisse,  ramonneurs  de  cheminées.  G o+t 
A Armand-Claude  Mollet,  jardinier,  retenu  pour  tra- 
vailler aux  desseins  des  parterres  et  jardins  de  S.  M.  lors- 
qu’il sera  commandé 5oo1f 

A Jacques  Thuret.  horlogeur,  retenu  pour  entretenir 
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toutes  les  pendules  des  bâtimens,  tant  à Paris  qu’à  Ver- 
sailles  3ooti 

A Goitton,  imprimeur  en  taille-douce  de  la  Biblio- 
thèque du  Roy iooM 

A René  Séguin,  concierge  du  château  du  Louvre,  pour 
tenir  nettes  toutes  les  grandes  et  petites  galleries,  les 

ouvrir  et  fermer ioott 

A Duclos,  concierge  du  Collège  de  France,  pour  deux 

quartiers  de  ses  gages 

A Henry  Soulaigre,  portier  du  vieux  château  de  Saint- 

Germain  , pour  trois  quartiers  de  ses  gages 7'^ 

A Claude  Tuillier,  portier  de  la  porte  au  bas  des 

descentes  du  château  neuf, 7^tt 

A Pierre  Binet,  portier  du  château  neuf  dud.  Saint- 

Germain 

A Louis  Poisson,  peintre 3ott 

A Jean-Jacques  Aubert,  charpentier 3oH 

A Raoul  de  Pierre,  dit  Laporte,  autre So^1 

A Jean  Guesnon,  menuisier So11 

A Thomas  Valleren,  serrurier 3ott 

A Joseph  Rouiller,  autre 3ot! 

Au  sr  de  la  Chevalleraye,  concierge  du  château  de 

Madrid... 

Au  sr  de  Bossevil,  concierge  du  château  de  Saint- 

Léger,  pour  deux  quartiers  de  scs  gages aaô1* 

Au  s1'  Avé  Bourgeon,  garde  des  fontaines  de  Pougues, 

pour  trois  quartiers  de  ses  gages 75tt 

A Gaulard,  concierge  de  l’hôtel  des  Ambassadeurs 

extraordinaires,  pour  ses  gages ioo11 

A luy,  pour  l’entrelenement  d’un  jardinier  et  d’un 

portier ioott 

A la  veuve  Jacques  Barbier,  maçon,  pour  ses  gages 

3o« 

A la  veuve  Jean  Cuvillier,  marbrier,  idem 3o1f 

itr  avril-3o  décembre  : à Nous,  pour  nos  gages  tant  à 
cause  de  notre  charge  de  Surintendant  et  Ordonnateur 
général  desd.  bâtimens  et  pensions  attribuées  et  unies  à 
icelle,  qu’en  qualité  de  premier  architecte  de  S.  M.  pen- 
dant la  présente  année  (â  p.) ^19200^ 

19  aoust-3o  décembre  : à M.  le  marquis  de  Saint- 
Hérent,  capitaine  concierge  du  château  de  Fontainebleau , 
pour  ses  gages  en  lad.  qualité  pendant  la  présente  année 
1703,  outre  iaoott  employez  dans  l’état  de  S.  M.  de  la 

Maîtrise  de  Melun  et  Fontainebleau  (2  p.) 38ooH 

Somme  de  ce  chapitre. . . 111  703N  1 83 9'* 
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payées  des  deniers  de  la  cassette  de  monseigneur. 

7 janvier- 10  décembre  : à Jacques  Varignon  et  Pierre 
Le  Maistre,  entrepreneurs,  à compte  des  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’ils  font  à la  cour  des  offices  de  Meudon 

(1 3 p.) 8e5oott 

A Jean  Mallet,  charpentier,  à compte  de  ses  ouvrages 

de  charpenterie  ( 1 3 p. ) 28900^ 

28  janvier-fi  may  : à Jean  Denelle,  menuisier,  par- 
fait payement  de  1 3â2f>tt  2S  7'1,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  aud.  château  en  1702 

(2  p. ) * 7826^  2”  7'1 

7 janvier-10  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  (12  p.).  . . . 18700^ 

7 janvier- 20  may  : à Thomas  Valleren,  serrurier, 
parfait  payement  de  i3o3ott  12S  2d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aud.  château  en  1702 

(3p.) 6900^12’ 211 

h mars- 1 0 décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  la  présente  année  (10  p.) 7600^ 

28  janvier-6  may  : à Jean  Guesnon,  menuisier,  par- 
fait payement  de  1 889 1 H 6’8d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  aud.  château  en  1702 

(2  p.) 999lttt>s  8<1 

7 janvicr-10  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  (12  p.).  . . . i3700tt 
7 janvier  : aux  nommez  Hardy  et  Spingola,  sculpteurs , 
sur  les  armes  de  Monseigneur  qu’ils  font  à la  porte 
neuve  du  parc  de  Meudon âoo^ 

6 may  : à eux  et  Le  Moyne,  sur  la  sculpture  en  pierre 
et  plâtre  du  nouvel  apartement  de  Monseigneur..  . 5 0 0 

7 janvier-6  novembre:  à Nicolas  Tiercelin,  peintre, 

parfait  payement  de  1 6 A A++  35  8d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  grosse  peinture  qu’il  a faits  à Meudon  en  1702 
(3  p.) 9W8d 

6 may-10  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  la  présente  année  (6p.) 99^ 

7 janvier  : aux  ouvriers,  voilures  et  chevaux  de  somme , 

qui  ont  travaillé  aux  environs  delà  porte  neuve  pendant 
deux  mois  en  1 702. 1 i88tt  1 8‘ 

28  janvier-10  décembre  : à Jacques  Lelons,  couvreur, 

sur  ses  ouvrages  de  couverture  (9p.) Ôôno1* 

28  janvier  : à Antoine  Dupuy,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  â6itl  l\\  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serru- 
rerie qu’il  a faits  aux  nouveaux  bâtimens 3 1 1 H As 

A Charles  Pquceois,  vitrier,  parfait  payement  de 
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i36o»  1 1 s 7a,  à cjuoy  montent  les  ouvrages  de  vitrerie 

qu’il  a faits  aud.  château  en  1709 760**  1 1"  7 d 

6 may-6  oclobre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  la  présente  année  (3p.) A 10» 

98  janvier- 2 décembre  : au  sr  Desportes,  peintre, 
pour  cinq  tableaux  représentons  des  paysages,  qu’il  a faits 

et  placez  à Meudon  en  1702  (2  p.) 3200» 

6 oclobre- 10  décembre  : à luy,  à compte  des  change- 
mens  et  augmentations  qu’il  a faits  à plusieurs  tableaux 
de  chasse  dans  la  gallerie  de  Meudon  (2p.)....  600» 
28  janvier  : aux  nommez  Dugoulon,  Taupin,  Goupil 
et  Bellan,  sculpteurs,  parfait  payement  de  563o»  ios,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  sculpture  en  bois  qu’ils 

ont  faits  à Meudon  en  1702  (2  p.) 333o»  ios 

A mars- 10  décembre  : à eux,  à compte  des  ouvrages 
de  sculpture  en  bois  qu’ils  font  pour  Meudon  en  1708 

(7p.) io3oo» 

28janvier-6  may  : à Louis  Delalande,  sculpteur, 
parfait  payement  de  3393»  1 6S  3cI,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  sculpture  en  bois  qu’il  a faits  aux  nouveaux 

apartémens  de  Meudon  (2  p.) i393»i6s3d 

28  janvier  : à Desjardins,  pour  deux  masques  de 

bronze  qu’il  a posez  au  buffet  de  l’aparlement  neuf. , . . 

25o» 

A Guillaume  Sautp.ay,  fondeur,  parfait  payement  de 

1 686»  9*  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  grosse  mou- 
lure de  bronze  doré  qu’il  a faits  et  posez  autour  des  tru- 
meaux et  cheminées  de  glace  du  salon  et  des  deux  cabi- 
nets du  bâtiment  neuf. 386»  9“  6d 

A mars— 10  décembre  : à hiv,  à compte  des  moulures 
de  bronze  dore  qu’il  fournit  pour  led.  château  (10  p.).  . 

A5oo» 

28  janvier  : à Jean  Cuvillier,  marbrier,  parfait  paye- 
ment de  1 Ag3»  io*7d,  cà  quoy  montent  les  ouvrages  de 

marbre  qu’il  a faits  à Meudon g3»  ios7d 

A Pierre  Lisqui  et  Claude  Tarlé,  marbriers,  sur  les 
ouvrages  de  marbre  qu’ils  ont  faits  aux  nouveaux  apar- 

temens  de  Meudon 1000» 

98  janvier-10  décembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 

à compte  des  ouvrages  de  pavé  qu’il  fait  aud.  château 

(9  p.) 6000» 

28  janvier  : au  sr  Muïron,  pour  les  rideaux  qu’il  a 
fournis  pour  les  croisées  des  nouvelles  écuries  de  Meudon 

956»  7S 

Au  sr  Micuelet,  pour  les  dépenses  et  voyages  extra- 
ordinaires qu’il  a faits  pour  faire  ferrer  les  nouveaux 

apartemens 197» 

A Paul  Dufaux,  doreur, parfait  payement  de  726»  8*  2d, 
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à quoy  montent  les  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  à 

cinq  pieds  de  table  pour  le  château  de  Meudon 

276tt8!2d 

Au  sr  Guymont  et  Ce,  pour  les  glaces  qu’ils  ont  four- 
nies pour  cslre  posées  au  château  de  Meudon  en  1702  . 

8A8A»  1 2*  Ad 

28  janvier-3o  novembre  : à eux , pour  les  glaces  d’aug- 
mentation  qu’ils  ont  fournies  et  qui  ont  esté  posées  aud. 

château  (3  p.) 32167»  8!  7° 

28  janvier  : au  s1'  L’Épée,  greffier  des  Bâtimens,  pour 
la  dépense  qu’il  a faite  pour  la  vériflication  des  mémoires 
des  ouvrages  que  Monseigneur  a fait  faire  à Meudon  en 

1702 585» 

A févricr-10  décembre  : à Marteau,  menuisier,  â 
compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  à Meudon 

(10  p.) 7600» 

6 may-3  juillet  : à Jacques  Lucas,  plombier,  à compte 
des  ouvrages  de  plomberie  qu’il  fait  aux  apartemens  dud. 

château  (3  p.) 900» 

6 may:  au  sr  Desormeaux,  peintre,  pour  avoir  res- 
tauré dix  tableaux  de  l’apartement  neuf  de  Meudon.  . . 

397» 

6 may-8  septembre:  à Guy-Louis  Vernansal,  peintre, 
pour  les  tableaux  qu’il  a restaurés  et  agrandis  pour 

l’apartemcnl  neuf  de  Meudon  (2  p.) 675» 

6 may-A  novembre  : au  sr  Paillet,  peintre,  pour  la 
dépense  qu’il  a fait  pour  mettre  en  place  les  tableaux 

de  Meudon  (2  p.) 9 Ai»  ici* 

3 juillet- 1 0 décembre  : à Guillaume  Blanchart,  poul- 
ies ouvrages  de  maçonnerie  à la  porte  de  Viroflay  dépen- 
dante de  Chaville  (6  p.) ig5o» 

3 juillet  : à Salmon,  terrassier,  à compte  de  ses  ou- 
vrages de  terrasse 200» 

5 aoust-A  novembre  : à Tarnot,  menuisier,  sur  les 
réparations  de  menuiserie  qu’il  a faits  à la  basse  cour  et 

aux  écuries  de  Meudon  (2  p.) i65» 

8 seplembre-icr  novembre  : à Guillaume  Desauzières, 
doreur,  à compte  des  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  au 
château  et  à l’apartement  des  Maronniers,  à Meudon 

( 3 p.) 11 1 57» 

28  octobre  : à Louis  Nivet,  menuisier,  pour  ouvrages 

de  menuiserie  qu’il  a faits  à Meudon  en  J702 

75o»  1 5 5 5d 

A Laurens  Rochebois,  menuisier,  pour  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  à Meudon  en  1703.  778»  19" 
A novembre:  à Louis  Tavernier,  serrurier,  pour  les 
contre-cœurs  qu’il  a fournis  pour  les  basses  cours  de 
Meudon 1 157»  10* 
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a décembre  : à Marie-Margueritte  Marie,  veuve  de 
Barthélémy  Pillemay,  portier  du  parc  de  Chaville,  ez 
noms  qu’elle  procède,  5oott  pour  le  prix  d’un  petit 
jardin,  contenant  environ  dix  perches,  clos  en  partie  de 
mur,  à elle  appartenant,  vendu  à S.  M.  par  devant 
Me  de  Beauvais,  notaire,  le  16  juillet  dernier..  . booh 
A Jean  Abraham,  vigneron  à Chaville,  et  Nicolle  Valet, 


sa  femme,  5ooH  pour  le  prix  d’une  pièce  de  terre,  con- 
tenant dix  perches  ou  environ,  cy-devant  close  de  murs, 
sçituée  sur  le  terroir  de  Viroflay,  vendue  à S.  M.  boo'1 
28  janvier-10  décembre  : à Jean-Baptiste  Fontenay, 
peintre,  pour  les  tableaux  de  fruits  et  de  fleurs  qu’il  a 
faits  et  posez  aud.  château  (3  p.).  ..........  3/ioott 

Somme  de  ce  chapitre. . . 28637 itt  ib’  6d 
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2/1  décembre  170.3  : de  M®  Jean  de  Turmenyes  de 
Nointel,  garde  du  Trésor  Royal,  17322/13*1  pour  em- 
ployer aux  dépenses  que  le  Roy  a ordonné  estre  faites 
en  ses  Bâtimens  pendant  l’année  prochaine  1 70A , et 

/i38o6*l  18  Gd  pour  les  taxations  du  trésorier 

17960/190  1 3 6d 

b janvier  170/1  : de  luy,  booo*l  pour  délivrer  à 
Mr  l’archevesque  de  Rouen,  pour  une  année,  eschue  le 
3i  décembre  1703,  du  loyer  de  deux  maisons  à luy 
aparlenanles,  rue  Vivien  à Paris,  occupées  par  la  Bi- 
bliothèque du  Roy,  et  12  b*!  pour  des  taxations.  bi2b0 
De  luy,  1 200O  pour  délivrer  au  sr  Deville,  sçavoir  : 
6000*'  par  gratification,  en  considération  du  soin  qu’il  a 
pris  de  la  Machine  de  la  rivière  do  Seyne  pendant  l’année 
1703,  6ooo0  de  pension  extraordinaire  que  S.  M.  luy 
a accordée  pendant  la  môme  année,  et  3oott  pour  les 

taxations 1 2800*1 

De  luy,  8oo**  pour  délivrer  à Jean  Massagati  et  Pal- 
marin  Palmarini,  anciens  gondolliers  vénitiens,  par  gra- 
tification , en  considération  du  service  qu’ils  ont  rendu 
sur  le  canal  de  Versailles  pendant  1703,  et  20H  pour 

les  taxations  du  trésorier 890** 

De  luy,  /ioo**  pour  délivrer  au  nommé  Soulaigre, 
concierge  du  château  vieux  de  Saint-Germain-en-Laye, 
pour  son  remboursement  des  dépenses  qu’il  a faites  pour 
faire  nettoyer  dans  les  apartemens  et  cours  dud.  château 
pendant  l’année  1703,  que  le  Roy  et  la  Reyne  d’Angle- 
terre y ont  logé,  et  io**  pour  les  taxations.  ...  /no** 

De  luy,  684+t  b5  pour  délivrer  au  sr  curé  de  Marly, 
sçavoir  : 210**  pour  la  nonjouissance,  pendant  la  même 
année  1703,  de  7b  arpens  de  pré  compris  dans  le  fonds 

1 En  haut  de  cette  première  page  est  portée  cette  indication  : 


de  Marly,  et  A 7 /i**  b’  pour  la  nonjouissance,  pendant  la 
même  année,  de  la  dixme  des  terres  labourables  de  lad, 
cure  que  le  Roy  a fait  planter  en  bois,  y compris  la 
dixme  du  troupeau  du  Trou-d’ Enfer,  et  1 7**  2 8 pour  les 

taxations  du  trésorier 70 1**  7* 

De  luy,  2000**  pour  délivrer  au  sr  Morlet,  par  grati- 
fication, en  considération  du  soin  qu’il  a pris  des  plants 
d’arbres  des  jardins  et  avenues  des  Maisons  Royalles  pen- 
dant l’année  1703,  et  bo**  pour  les  taxations..  . 2obo*l 
De  luy,  îoooh  pour  délivrer  au  sr  Ballon  fils,  par 
gratification,  en  considération  des  services  que  feu  son 
père  a rendus  dans  les  plants  d’arbres  desd.  jardins  et 
avenues,  et  2b**  pour  les  taxations  du  trésorier  102b** 
De  luy,  3oo**  pour  délivrer  à la  veuve  du  sr  Jourdan, 
cy-devant  inspecteur  du  château  de  Versailles,  pour  la 
pension  que  le  Roy  luy  a accordée  pendant  l’année 
1703,  en  considération  des  longs  services  qu’il  a rendus 
à S.  M.  en  lad.  qualité,  et  7**  io8  pour  les  taxations.  . . 

3o7tt  io! 

De  luy,  37bh  p0ur  délivrer  au  sr  prieur  curé  de 
Groissy- la -Garenne  prez  Saint-Germain-en-Laye,  pour 
son  indemnité  de  la  nonjouissance  des  dixmes,  pendant 
l’année  1703,  sur  les  terres  acquises  au  nom  du  Roy 

dans  lad.  parroisse,  et  9I+  7"  6d  pour  les  taxations 

. . 38/|i+  78  6d 

De  luy,  /1 00*+  pour  délivrer  au  nommé  Châtillon, 
jardinier  de  l’orangerie  de  Fontainebleau,  par  gratifica- 
tion , en  considération  du  soin  qu’il  a pris  des  orangers  de 
S.  M.  pendant  l’année  1706,  et  io**  pour  les  taxations. 

A 1 oh 

De  luy,  3oott  pour  délivrer  à la  veuve  d’Ouiviun  Fleu- 

«M*  François  Gabriel,  trésorier  en  exercice.» 
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rant,  jardinier  de  Trianon,  par  gratification  pendant 
l’année  1703,  pour  luy  donner  moyen  de  subsister  avec 
ses  enfants,  et  7++  ios  pour  les  taxations  du  trésorier.  . . 

307++ 10’ 

De  luy,  i5oo++  pour  délivrer  au  sr  Gobert,  cy-devant 
intendant  des  Bàlimens,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy 
a accordée  pendant  la  présente  année  pour  luy  donner 
moyen  de  subsister  avec  sa  famille,  et  87*+  ios  pour  les 

taxations i537++ios 

6 juin:  de  luy,  1180++  pour  délivrer  aux  principal, 
procureur  et  boursiers  du  collège  de  Cambray,  pour  le 
dédomagement,  pendant  l’année  1703,  de  leurs  bâli- 
mens  qui  ont  esté  démolis  par  ordre  du  Roy  pour  la 
construction  du  Collège  de  France,  et  29++  ios  pour  les 

taxations 1209++ 10’ 

9 juillet  : de  luy,  2 83o++  pour  employer  au  payement 
des  gratifications  que  le  Roy  a accordées  aux  officiers  des 
bàlimens  et  jardins  de  son  château  de  Fontainebleau,  en 
considération  du  bon  état  de  leurs  entretiens  pendant 
l’année  1708,  et  70*+  1 5S  pour  les  taxations  du  trésorier 

2900+1  1 55 

De  luy,  3ooo++  pour  délivrer  au  sr  Marigner,  par 
gratification,  en  considération  du  travail  extraordinaire 
qu’il  a fait  pour  la  vérification  et  le  payement  des  vieilles 
debtes  des  Bàlimens  du  Rov,  et  7 5++  pour  les  taxations. 

* 3o75tt 

3o  may  : de  luy,  3ooo++  pour  délivrer  aux  preslresde 
la  Mission  establis  à Fontainebleau,  pour  leur  subsis- 
tance et  entretennement  pendant  les  six  premiers  mois 
de  la  présente  année  170/1,  y compris  les  taxations  du 

trésorier 3ooo++ 

28  novembre  : de  luy,  6oo++  pour  délivrer  à la  veuve 
du  feu  sr  Manessieh,  trésorier  général  des  Bâtimens,  pour 
la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée  et  à ses  filles  pen- 
dant la  présente  année  pour  leur  donner  moyen  de  sub- 
sister, et  1 5++  pour  les  taxations 61 5++ 

De  luy,  3oo++  pour  délivrer  au  nommé  Cuccy,  ébé- 
niste et  fondeur,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a ac- 
cordée pendant  170/1,  et  7++ios  pour  les  taxations  du 

trésorier 807++  io! 

18  décembre  : de  luy,  2000++  pour  délivrer  au  sr  Des- 
godets, architecte,  pour  ses  apointemens  pendant  la 

présente  année,  et  5o++  pour  les  taxations 2o5o++ 

De  luy,  2000++  pour  délivrer  au  sr  Desgots,  par  gra- 
tification, en  considération  du  service  qu’il  a rendu  dans 
les  bâtimens  pendant  la  présente  année,  et  5o++  pour  les 

taxations 2o5o++ 

De  luy,  1 5oo++  pour  délivrer  au  nommé  Bailly,  peintre , 
ayant  la  garde  des  tableaux  du  Roy,  pour  ses  apointe- 


mens pendant  la  présente  année,  et  3 7++  10’ pour  les 
taxations i537++ios 

De  luy,  1200++  pour  délivrer  au  sr  Dufresny  de  Ri- 
vière, l’un  des  dessinateurs  des  jardins  de  S.  M. , pour 
ses  gages  en  lad.  qualité  pendant  l’année  eschue  le 
21  septembre  dernier,  et  3o++  pour  les  taxations  du 
trésorier i23ott 

25  novembre  : de  luy,  16/1900++  pour  employer  au 
payement  des  dépenses  extraordinaires  que  le  Roy  a or- 
donné estre  faites  dans  ses  bâtimens  pendant  la  présente 
année,  et  /1122++  10’ pour  les  taxations.  . 169022++  10’ 

9 décembre  : 3ooo++  pour  délivrer  aux  preslres  de  la 
Mission  de  Fontainebleau,  pour  leur  subsistance  et  entre- 
tennement pendant  les  six  derniers  mois  170/1.  3ooo++ 

RECETTE  PARTICULIÈRE. 

6 janvier  170/1  : de  la  somme  de  20000++,  provenant  de 
la  cassette  de  Monseigneur,  pour  estre  employée  à compte 
des  ouvrages  qu’il  fait  faire  à Meudon  en  la  présente 
année 20000++ 

i3  janvier  : de  la  somme  de  i3ooott,  provenant  de  la 
cassette  du  Roy,  pour  estre  employée  aux  dépenses  du 
nouveau  bâtiment  que  S.  M.  a ordonné  estre  fait  à Marly, 
adossé  et  derrière  les  corps  de  gardes  suisses  et  l'ran- 
çois 1 3ooo++ 

26  janvier  : du  nommé  La  Pierre  Mallerot,  mar- 

brier, piour  le  prix  d’une  tranche  de  marbre  de  brèche 
grise,  contenant  16  pieds  1 pouce  2 lignes  cube,  qui  luy  a 
esté  livrée  du  magasin  du  Roy,  à raison  de  1/1 ++  le  pied 
cube 2 2G'iio“6l1 

3i  janvier:  de  Mr  L’Héritier,  trésorier  général  de 
l’hôtel  royal  des  Invalides,  100000++  suivant  l’ordre  à 
luy  donné  par  M.  Chamillart,  du  19  du  présent  mois, 
pour  estre  employée  aux  dépenses  à faire  à l’église  dud. 
hôtel  pendant  la  présente  année;  lad.  somme  payable  par 
chacun  des  dix  premiers  mois  de  la  présente  année,  à 
raison  de  10000++  par  mois 10000 o++ 

10  février:  dud.  La  Pierre  Mallerot,  pour  le  prix 

d’une  tranche  de  marbre  de  Languedoc,  toisant  2 pieds, 
à 16++  le  pied  cube 3e++ 

12  février:  delà  somme  de  i3ooo++,  provenant  de  la 
cassette  du  Roy,  pour  estre  employée  aux  dépenses  dud. 
nouveau  bâtiment  de  Marly i3ooo++ 

16  février:  de  la  somme  de  3900++,  provenant  de  la 
cassette  de  Monseigneur,  pour  estre  employée  au  paye- 
ment des  ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  faire  à Meudon. . 
3900++ 

17  février  : de  la  somme  de  20000++,  provenant  de  la 
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cassette  de  Monseigneur  , pour  estre  employée  comme 

il  est  dit  plus  haut. . . 2000011 

ai  février  : des  particuliers  qui  ont  jouy  des  herbes  et 
pesche  delà  nouvelle  rivière  d’Eure  depuis  Pontgoin  jus- 
qu’à Berchère,  pendant  l’année  dernière  1703.  . 787** 
Du  sr  Pigoreau,  10011  restante  de  celle  de  11611  pro- 
venant de  la  vente  de  quelques  équipages  du  sr  Le 

Maistre,  entrepi'eneur,  etc ioott 

a mars  : de  la  somme  de  5aoott,  provenant  de  la  cas- 
sette de  Monseigneur,  pour  estre  employée  au  payement 
des  ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  faire  à Meudon.  5aoott 
De  la  somme  de  2000011,  provenant  de  la  cassette  de 
Monseigneur,  pour  estre  employée  aux  dépenses  qu’il  fait 

faire  aux  bâtimens  de  Meudon. 2000011 

9 mars  : de  la  somme  de  22002**,  provenansde  la  cas- 
sette du  Roy,  pour  estre  employée  au  payement  du  nou- 
veau bâtiment  de  Marly 22002** 

i5  mars  : d’ANTOiNE  Cuvillier,  marbrier,  3592**8S  1 id, 
sçavoir  : a585**  65  8d  pour  le  prix  de  89  pieds  1 pouce 
6 lignes  hj  12  cubes  de  marbre  de  Languedoc , et  de  7 2 pieds 
5 pouces  6 lignes  de  brèche  grise,  et  1007**  2S  3d  pour 
h 0 pieds  5 pouces  6 lignes  cubés  de  verd  de  Campan 
qui  luy  ont  esté  livrez  du  magasin  du  Roy,  à 16**  le  pied 
cube  du  Languedoc  et  brèche  grise,  et  2 5tt  celuv  de 

Campan 3592**  8S  1 id 

6 avril  : de  la  somme  de  20000**,  provenant  de  la  cas- 
sette de  Monseigneur,  pour  estre  employée  aux  bâtimens 

de  Meudon..  20000** 

6 may  : de  la  somme  de  1 2750**,  provenant  de  la  cas- 
sette du  Roy,  pour  estre  employée  au  payement  des  ou- 
vrages d’augmentation  que  S.  M.  a ordonné  estre  faits  en 

la  dépendance  de  Marly  pendant  170^1 12750** 

De  Simphorien  Potier,  g3o**  pour  une  année,  escheue 
le  dernier  décembre  1703,  du  loyer  des  prez  et  terres 
plantées  en  ozier  qui  sont  dans  les  isles  proche  la  Machine 

aparlenantes  au  Roy g3o** 

18  may  : de  la  somme  de  20000**,  provenant  de  la 
cassette  de  Monseigneur,  pour  estre  employée  aux  bâti- 
mens de  Meudon 20000** 

D’Antoine  Cuvillier,  marbrier,  pour  le  prix  de 

36  pieds  7 pouces  de  marbre  de  Languedoc  qui  luy  a 
esté  livré  du  magasin  du  Roy,  à raison  de  16**  le  pied 

cube 4a5**6s8d 

8 juin  : d’HoNNORÈ  Bertaude  , jardinier  à Toulon , 100** 
pour  une  année,  escheue  le  3o  avril  dernier,  de  la  rente 
qu’il  doit  du  jardin  de  S.  M.  à Toulon,  suivant  le  traité 
qui  en  a esté  fait  avec  Guillaume  Le  Roy,  aussi  jardinier 
à Toulon,  devant  le  notaire  royal  dud.  Toulon,  du  8 juin 
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1697,  pour  six  ans  au  lieu  et  place  duquel  ledit  Ber- 
taude a esté  subrogé  par  acte  du  7 may  1701.  . . 100** 
6 juin  : de  la  somme  de  43iatt,  provenant  de  la  cas- 
sette de  Monseigneur,  pour  estre  employée  au  payement 
des  ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  faire  à Meudon .... 

43ia« 

De  la  somme  de  20000**,  provenant  idem.  . 20000** 
17  juin  : de  Claude  Tarlé,  marbrier,  pour  le  prix 
de  5o  petits  morceaux  de  marbre  blanc  provenant  des 
cordons  d’un  bassin  du  palais  du  Luxembourg,  conte- 
nant environ  dix  pieds  cubes,  lesquels  luy  ont  esté  livrez 
du  magasin  du  Roy,  à raison  de  i5**  le  pied  cube.  i5o** 
icr  juillet  : de  la  somme  de  A5ooo**,  provenant  de  la 
cassette  du  Roy,  pour  estre  employée  au  payement  des 
ouvrages  d’augmentation  que  S.  M.  a ordonné  estre  faits 
en  la  dépendance  du  château  de  Marly  pendant  la  pré- 
sente année 45ooo** 

6 juillet  : de  la  somme  de  20000**,  provenans  de  la 
cassette  de  Monseigneur,  pour  estre  employée  idem  aux 

bâtimens  de  Meudon aoooo*1 

20  juillet  : de  Pierre  Lisqüi  et  Claude  Tarlé,  mar- 
briers, 4g3o**,  sçavoir  : 179211  pour  le  prix  de  1 1 2 pieds 
de  marbre  de  Languedoc , à raison  de  1 611  le  pied  cube , 
1 08811  pour  68  pieds  de  brèche  grise,  à 1 611  le  pied  cube. 
i25o**  pour  5 0 pieds  de  vert  do  Campan,  à 3 5**  le  pied 
cube,  et  80011  pour  20  pieds  de  marbre  serancolin,  à 4o** 
le  pied  cube , le  tout  à eux  livré  du  magasin  de  Sa  Ma- 
jesté  4g3o** 

3 août  : de  Louis  Regnouf,  paveur,  319**  9*  2'1  pour 
le  prix  de  75  toises  6 pieds  de  petit  pavé  provenant  du 
bassin  du  Chesne  verd , à raison  de  4 11  5 5 la  toise..  . . . 

3i9tt9s2d 

3 septembre  : de  la  somme  de  3oooo**,  provenant  de 
la  cassette  du  Roy,  pour  estre  employée  au  payement 
des  ouvrages  d’augmentation  que  S.  M.  fait  faire  à Marly 

en  la  présente  année 3oooo** 

3o  août  : de  la  somme  de  2000011,  provenant  de  la 
cassette  de  Monseigneur  , pour  estre  employée  aux  bâti- 
mens de  Meudon;  celle  recepte  est  pour  aoust  et 

septembre 2000011 

8 septembre  : de  Jacques  Mazière,  entrepreneur, 
pour  le  prix  des  démolitions  d’un  bâtiment  démoli  aux 
écuries  de  madame  la  duchesse  de  Bourgogne  au  sr  Du- 
bois, petit  valet  de  pied  du  Roy 108011 

De  Claude  Denis,  fontainier  du  Roy  à Versailles, 
75ott  pour  le  prix  de  25oo  livres  pesant  de  soudure 
qui  luy  a esté  fournie  du  magasin  du  Roy,  à 6S  la  livre. 

75oH 

5 octobre  : de  la  somme  de  1000011,  provenant  de  la 
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cassette  de  Monseigneur,  pour  estre  employée  idem  aux 
bâtimens  de  Meudon ioooott 

6 octobre  : du  nommé  Làpierre  Mallerot,  pour  le 
prix  d’un  bloc  de  marbre  de  Languedoc , contenant  9 pieds 
8 pouces  cubes,  à 16"  le  pied i54tt  i3s  4d 

De  luy,  pour  le  prix  de  7 pieds  cubes  idem,  à raison 
de  i6tt  le  pied  cube 112^ 

24  octobre  : d’ Antoine  Cuvillier,  marbrier,  io8tt  5S 
pour  deux  tranches  de  marbre  de  Languedoc,  contenant 
3 pieds  2 pouces  5 lignes  i/3  cubes;  d’une  trencbe  de 
brèche  grise,  contenant  1 pied  6 pouces  1 1 lignes  cubes, 
et  d’une  tranche  de  marbre  de  Campan , contenant  1 pied 
3 pouces  10  lignes  cubes,  livrées  au  magasin,  à i6H  le 


pied  cube  de  Languedoc  et  bresche  grise , et  2 5tt  le  Cam- 
pan  . ... . . io8tt5‘ 

20  novembre  : de  la  somme  de  3oooott,  provenant 
de  la  cassette  du  Roy,  pour  estre  employée  au  payement 
des  ouvrages  d’augmentation  que  S.  M.  a ordonné  estre 
faits  tant  à Versailles  qu’à  Marlv  pendant  l’année  170/1 . 

3oooott 

7 décembre  : de  la  somme  de  20000^,  provenant  de 
la  cassette  de  Monseigneur,  pour  être  employée  aux  bâti- 
mens de  Meudon.  Cette  recette  est  pour  novembre  et 

décembre 20000^ 

17  juin  1706  : de  la  somme  de  68i5oH  na  2d,  à 
laquelle  monte  le  reliquat  du  compte  de  l’année  1702, 
arresté  ce  jourd’hui 681 5o^  11’  2d 


DÉPENSE. 


CHÂTEAU  DE  VERSAILLES. 

MAÇONNERIE. 

jo  février-  1 4 octobre  : à Jacques  Mazière,  Gérard 
Marcou  et  Jacques  Varignon,  sur  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie qu’ils  font  pour  la  construction  de  la  chapelle  du 

château  de  Versailles  (22  p.) i38ooott 

10  février- 25  may  : aud.  Jacques  Mazière,  parfait 
payement  de  9/1 3o9tt  i6s  7d,  àquoy  montent  les  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  tant  au  château  de  Versailles, 
à la  Ménagerie  et  aux  bâtimens  des  dehors  dud.  château 
qu’au  palais  de  Trianon  en  1702  et  1708  (4  p.).  . . . 

9809^  1 6S  7d 

20  avril-5  octobre  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  a faits  aud.  château  pendant  la  présente 

année  1704  (3  p.) 3oooti 

27  juillet- 1 4 décembre  : à luy,  à compte  des  ou- 
vrages qu’il  fait  dans  le  jardin  de  Versailles  (5  p.).  . . . 

5ooott 

19  octobre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  maçonnerie 

qu’il  fait  dans  le  sallon  de  la  Chapelle . . iooott 

3o  avril  : à Nicolas  Daufresne,  maçon,  pour  les  gar- 
nitures de  toile  qu’il  a posées  et  nettoyées  pour  empêcher 
la  fumée  des  cheminées  du  château  de  Versailles , pendant 

1703  et  1 704 i4itt  1 o9 

7 décembre  : à la  veuve  Fourquoy,  créancière  du 
nommé  Samson,  entrepreneur,  parfait  payement  de 
1 4 1 96 1 1 is6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçon- 
nerie et  autres  qu’il  a faits  pour  la  conduite  des  eaux 


bonnes  à boire,  de  Fausse-Repose  à Versailles,  depuis 

1 68 4 jusqu’en  1689 207^  1 os  6d 

Somme  de  ce  chapitre. . . 107158^  175  id 

JARDINAGES  ET  TERRASSES. 

10  février  : à Pierre  Durel,  jardinier,  à compte  du 
treillage  qu’il  a fait  au  jardin  du  palais  de  Trianon. . . . 

4ooH 

9 mars-i4  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  a 

faits  aux  cours  de  la  Ménagerie  (7  p.  ) i45ott 

6 avril  : à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pittre,  terrassier, 
parfait  payement  de  920**,  à quoy  monte  le  nettoyc- 
ment  qu’il  a fait  du  Canal,  prez  le  chemin  de  la  ména- 


gerie du  château  de  Versailles 42ott 

20  avril  : à luy,  pour  mille  perches  qu’il  a fourni 
pour  les  arbres  du  jardin  de  Trianon 4oott 


10  février-5  octobre  : à Henry  Buteau,  voiturier,  pour 
les  fumiers  qu’il  a livrez  à la  pépinière  de  Trianon  (4  p.). 

91  itt  i3s  4d 

i3  juillet  : à Camel,  marchand,  pour  le  terreau  de 
mouton  qu’il  a livré  pour  le  change  des  orangers  de 
l’orangerie  du  château  de  Versailles,  en  1704....  120^ 
Somme  de  ce  chapitre 3701^  i35  4d 

SABLE  DE  RIVIÈRE. 

27  juillet-9  novembre  : à Jean  Belli,  dit  Devienne, 
voiturier,  à compte  du  sable  qu’il  livre  dans  le  jardin  de 

Versailles  ( 4 p.  ) 1700** 

Aux  nommez  Aymond  et  Rateau,  voituriers,  à compte 


1045 

du  sable  qu'ils- voiturent  aux  jardins  de  Trianon  (4  p.). 

1700^ 

Somme  de  ce  chapitre. 34oott 

CHARPENTERIE. 

2 4 février- 1 4 décembre  : à Jean  Malet,  charpentier, 
sur  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  fait  au  château  de 
Versailles  pendant  la  présente  année  (5p.)....  38oott 
16  mars  : à luy,  parfait  payement  de  56835++  19“  8d, 
à quov  montent  les  ouvrages  de  charpenterie  qu'il  a faits 
tant  à Meudon,  pendant  1698,  1699,  1700,  1701, 
1702  et  1703,  qu’au  château  de  Versailles,  dehors 
d’iceluy  et  dépendances,  pendant  1701,  1702  et  1703. 

1 1 867++  ios  8d 

19  octobre  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  fait  dans  le 
sallon  de  la  Chapelle 1000^ 

Somme  de  ce  chapitre.  . . 1 6667++  io“  8d 

COU  VERTDRE. 

si  septembre  : à Gilles  Ciiaruel,  couvreur,  parfait 
payement  de  i683ott  6S  id,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  couverture  qui  ont  esté  faits  tant  par  la  veuve  Yvon 
que  par  led.  Gharuel,  tant  au  château  de  Versailles  et 
aux  bâtimens  des  dehors  d’iceluy  que  dans  le  grand  et 
petit  parc  de  Versailles,  depuis  1701  jusqu’à  la  présente 

année  170/11 5i3ott  6S  id 

2 3 novembre- 1 4 décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages 
qu’il  fait  cm  la  dépendance  du  château  de  Versailles 
(9  P-) 9°°tt 

39  juin  ; à Louis  Pichot,  couvreur  en  chaume,  poul- 
ies réparations  qu’il  a fait  aux  couvertures  des  glacières 
de  Clagny,  Satory,  Trianon  et  la  Ménagerie,  pendant  la 


présente  année 278^18* 

Somme  de  ce  chapitre 63o9tt  4S  id 


menuiserie. 

10  février- 1 4 décembre  : à Barthélemy  Ducors,  me- 
nuisier, à compte  de  la  menuiserie  qu’il  fait  au  château 

de  Versailles  (11  p.) 3?oott 

10  février  : à Jean  Guesnon,  menuisier,  sur  la  menui- 
serie qu’il  a fait  au  palais  de  Trianon 5oott 

30  avril- 1 4 décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  fait  dans  les  apartemens  du  château  de 

Versailles  (3p.) 1 ioott 

a5  juin:  à luy,  sur  les  caisses  qu’il  fait  pour  les  oran- 
gers du  château  de  Versailles 3oott 

9 novembre  : à luy,  parfait  payement  de  1 7277**  o1  3d, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits 


1046 

tant  au  château  de  Versailles,  Trianon  et  Marly,  qu’au- 
tres Maisons  Royalles,  en  1702  et  1703...  2777^  3d 
21  septembre-5  octobre  : à luy  et  à Nelle,  sur  les 
ouvrages  qu’ils  font  dans  le  château  de  Versailles  (2  p.). 

1 ooott 

9 novembre  : à eux,  parfait  payement  de  5674++  5 5 gd, 
à quoy  montent  les  ouvrages  qu’ils  ont  faits  à Trianon 

en  1703 1 74++  55  9d 

20  avril- 1 4 décembre  : à Jean  Denelle,  sur  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  dans  les  apartemens  du 

château  de  Versailles  (4  p.) i4oott 

9 novembre  : à luy,  parfait  payement  de  48928^  185  4d, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits 
tant  au  château  de  Versailles,  à Marly,  à l’hôtel  de 
Longueville  à Paris,  qu’à  Meudon,  depuis  1699  jusqu’en 

1703 7878++  i8s  4d 

6 avril- 1 4 décembre  : à Pierre  Dejan,  dit  Toulouzin, 
menuisier,  sur  les  ouvrages  et  réparations  de  menuiserie 
qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  (3  p.).  62  3++ 1 3*  4d 
ier  juin- 19  octobre  : à luy,  pour  avoir  déposé  et 
transporté  les  châssis  d’hyver  des  grandes  croisées  du 

château  de  Versailles  (2p.) 198^ 

3i  aoust  : au  nommé  Gervais,  menuisier,  pour  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 
château  de  Versailles  au  bureau  de  M.  Gestart.  4 7++  io" 
i4  décembre  : à Jacques  Loiseleur,  marchand,  sur 
les  planches  de  balleau  qu’il  fournit  pour  les  bâtimens 


du  château  de  Versailles 4oott 

Somme  de  ce  chapitre.  ...  1 9^99++  7*  8d 

SERRURERIE. 

10  février-5  octobre  : à Nicolas  Desjardins,  serru- 


rier, parfait  payement  de  1 1 8g3++  83  6d,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de  Ver- 
sailles en  1703  (7  p.) 1 793++  8*  6d 

21  septembre- 1 4 décembre  : à luy,  à compte  de  ses- 

dits  ouvrages  en  170/1  (6  p.) 20oott 

10  février-8  décembre  : à Thomas  Valleren,  serru- 
rier, pour  les  gros  fers  et  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a 
fournis  à la  chapelle  et  au  château  de  Versailles  pendant 
les  quatre  derniers  mois  1703  et  les  huit  premiers  1704 

(17  p.) 13087^  i6’  3'1 

1 0 aoust  : à luy,  parfait  payement  de  28277^  4‘  2d,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits , en 
1700 , 1701,  1 702  et  1 708 , en  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Versailles  et  à Trianon ^777++  4’  2'1 

i4  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  serrurerie 

qu’il  a faits  dans  les  jardins  de  Versailles 500*+ 

20  avril  : à Tavernier,  serrurier,  pour  les  contre-coeurs 
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de  cheminées  qu’il  a fournis  en  la  dépendance  du  château 

de  Versailles  en  1 703 168**  1 8S  S1* 

A Guillaume  Seguin,  serrurier,  pour  les  clouds  qu’il 
a fournis  pour  les  navires  et  chaloupes  du  canal  de  Ver- 
sailles  65** 

Somme  de  ce  chapitre 9i3g2**  7 5 7** 

VITRERIE. 

10  février-i4  décembre  : à Bernard  L’Espinouze,  vi- 
trier, à compte  des  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  au 

château  de  Versailles  (9  p.) . 9 00 0*1 

A Gabriel  Janson,  vitrier,  à compte  des  ouvrages  de 
vitrerie  qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  (11  p.).  . . 

95ooh 

Somme  de  ce  chapitre 45oo** 

plomberie. 

1 0 aoust-i 4 décembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
à compte  des  ouvrages  de  plomberie  qu’il  a faits  dans  le 
château  et  les  jardins  de  Versailles  (5p.)....  12000** 
10  aoust  : à Claude  Denis  l’aîné,  fontainier,  pour  la 
soudure  qu’il  a employé  pour  les  ouvrages  extraordinaires 
des  fontaines  du  jardin  de  Versailles  pendant  l’année 


dernière  1703 699**1  os 

Somme  de  ce  chapitre 19699!*  10’ 


OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

15  juin-i4  décembre  : à Gilles  Le  Moynk,  fondeur, 

sur  ses  ouvrages  pour  les  bâlimens  et  fontaines  du  châ- 
teau de  Versailles  (i  p.) i5oo** 

9 mars- 19  octobre  : à Duchemin,  chaudronnier,  à 
compte  des  réparations  de  couverture  de  chaudronnerie 
de  cuivre  qu’il  fait  sur  la  grande  aile  du  château  de  Ver- 
sailles (4  p.) 900*! 

9 novembre-iâ  décembre  : à luy,  sur  la  couverture 
de  cuivre  du  sallon  proche  de  la  Chapelle  (9p.).  600** 
Somme  de  ce  chapitre 3ooo** 

dorure. 

16  mars  : à Guillaume  Des  auziers,  doreur,  parfait 
payement  de  1 58 1 5*+ 1 s 2d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  dorure  qu’il  a faits,  tant  au  château  de  Versailles, 
palais  de  Trianon  à Marly  qu’à  la  chapelle  du  château 
de  Meudon,  en  1701,  1702.  et  1708 ....  4 2 65**  is  2d 

18  may-19  octobre  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de 
dorure  qu’il  fait  dans  les  apartemens  du  château  de 

Versailles  (4  p.) i5oo** 

Somme  de  ce  chapitre. .....  5765*!  is  2d 


PEINTURE. 

5 octobre:  à Claude  Audran,  peintre,  sur  les  ouvrages 
de  peinture  qu’il  fait  dans  la  chambre  de  Mme  la  duchesse 
de  Bourgogne,  au  château  de  Versailles 5oo** 

20  janvier  : à Ciron,  peintre,  pour  les  ouvrages  de 
vernis  qu’il  a faits  à l’apartement  de  Monseigneur  le 
Chancellier  au  château  de  Versailles,  en  1703.  g3**  9S 

i3  juillet- g novembre  : à Spazement,  peintre,  à 
compte  de  la  peinture  des  caisses  des  orangers  du  jardin 

de  Trianon  (4  p.) 8oo** 

10  février- 1 4 décembre  : à Estienne  Bourgault, 
peintre,  sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  fait 

dans  le  château  de  Versailles  (10  p.) 25oo** 

10  février  : à Christophe  Paillet,  peintre,  pour  son 
remboursement  de  ce  qu’il  a payé  aux  hommes  qui  ont 
transporté  les  tableaux  du  Roy  à la  Surintendance  et  qui 
ont  nettoyé  les  dorures  des  apartemens  du  château.  80** 
2 4 aoust  : à Nicolas  Bailly,  peintre,  pour  la  couleur 
de  bronze  qu’il  a fait  des  ferrures  des  apartemens  de 

Trianon a44**i5s 

3i  aoust  : à Peros,  peintre,  pour  les  ouvrages  de 
peinture  en  blanc  qu’il  a faits  à l’apartement  de  M.  Ges- 

tard  en  1704 6** 

Somme  de  ce  chapitre..  .....  4923**  175 

SCULPTURE. 

27  janvier-17  février  : aux  nommez  Taupin , Belan, 
Lalande,  Le  Goupil  et  Dugoulon,  sculpteurs,  parfait 
payement  de  31922**  i4s  7d,  à quoy  montent  tes  ouvrages 
de  sculpture  en  bois  qu’ils  ont  faits  tant  à Trianon,  au 
château  de  Versailles,  Marly  et  Meudon,  en  1701,  1703 

et  1703  (2  p.) 23172**  i4s  7d 

19  octobre-i4  décembre  : à eux,  à compte  des  orne- 
mens  de  sculpture  qu’ils  font  à la  grande  corniche  du 

dedans  de  la  chapelle  du  château  (3p.) 1100** 

17  février  : à Marin  Bellan,  sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  4323**  i35  3d,  à quoy  montent  ses  ouvrages  de 
sculpture  en  bois  au  grand  cabinet  de  la  Ménagerie  du 

château  de  Versailles 1 173**  i3‘  3d 

3o  novembre  : à François  l’aîné,  sculpteur,  pour 
cinquante  roses  qu’il  a sculptées  pour  la  grande  corniche 
de  la  chapelle  de  Versailles 3oo** 

21  septembre  : à Bertin  et  Lambert,  sculpteurs,  pour 

cinquante  autres  roses  qu’ils  ont  sculptées 3oo** 

3o  novembre  : à eux,  pour  la  sculpture  de  cinquante 
modillons  qu’ils  ont  faits  pour  lad.  corniche  ....  750** 
19  octobre  : aud.  Bertin,  pour  quatre  consolles  de 
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pierre  dure  qu’il  a sculptées  pour  les  bancs  de  la  gallerie 

d’eau  du  jardin  de  Versailles îoo** 

îo  février-i4  décembre  : aux  nommez  Gaillard  et 
Noël,  sculpteurs,  à compte  de  la  sculpture  des  chapiteaux 

de  la  chapelle  de  Versailles A6oo** 

îo  février-29  juin  : à Presta,  sculpteur,  à compte 

de  la  sculpture  desd.  chapiteaux  (3  p.) Goo** 

10  aoust-i4  décembre  : à luv,  sur  la  sculpture  d’une 

gargouille  de  la  Chapelle  (2  p.) A 8ott 

10  février-29  juin  : à Martin,  sculpteur,  à compte  de 

la  sculpture  desd.  chapiteaux  (3p.) Goo** 

10  aoust  : à luy,  pour  la  sculpture  d’une  gargouille 
de  lad.  Chapelle 180** 

19  octobre- 1 4 décembre  : à luy,  pour  les  roses  de 

pierre  qu’il  a sculptées  pour  la  corniche  de  la  Chapelle 
(2  p.) A 5 ott 

7 septembre  : aux  nommez  Spingola,  Hardy,  Poirier 
et  François  Le  Cadet,  sculpteurs,  pour  la  sculpture  de 

quatre  gargouilles  pour  la  Chapelle 720** 

1 A décembre  : à eux,  sur  les  ornemens  de  sculpture 
qu’ils  font  pour  la  corniche  du  château  de  Versailles..  . 
5oott 

20  avril  : à Monteau,  sculpteur,  à compte  de  la  sculp- 
ture des  chapiteaux  pour  la  Chapelle 3oo** 

10  aousl-iA  décembre  : à luy  et  Armant,  sur  la 
sculpture  des  gargouilles  et  chapiteaux  de  lad,  Chapelle 
(2  p.) 86o** 

9 mars-18  may  : à Hardy  et  François,  sculpteurs,  à 

compte  de  la  sculpture  qu'ils  font  des  chapiteaux  de  la 
chapelle  du  château  (3  p.) 900** 

A Poirier  et  Vékiot,  autres,  à compte  du  même  ou- 
vrage (3  p.) 900** 

1"  juin  : à Dedieu,  sculpteur,  à compte  de  la  sculp- 
ture des  chapiteaux  de  la  Chapelle 3oo** 

10  aoust  : à luy  et  Simony,  sculpteurs,  pour  la  sculp- 
ture qu’ils  ont  fait  à deux  gargouilles  de  lad.  Chapelle. 

36o+t 

5 octobre  : à eux,  pour  la  sculpture  de  vingt-cinq  mo- 

dillons  de  la  corniche  de  lad.  Chapelle 37 

iA  décembre  : à eux,  sur  la  sculptnre  des  chapiteaux 

de  lad.  Chapelle 3oo** 

7 septembre- 1 A décembre  : à Diot  et  Voiriot,  sculp- 
teurs, pour  la  sculpture  qu’ils  ont  fait  à deux  gargouilles 

et  aux  chapiteaux  de  la  Chapelle  (2p.) 960** 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . A '02 8 i**  7“  iod 

MARBRERIE. 

10  février-20  juillet  : à Pierre  Lisqui  et  Claude 
Tarlé,  marbriers,  parfait  payement  de  73891**  6’ 5'*,  à 


quoy  montent  les  ouvrages  de  marbre  qu’ils  ont  faits 
tant  au  château  de  Versailles,  palais  de  Trianon,  la 
Ménagerie,  la  rivière  de  Marly,  le  grand  bassin  du  bas 
de  lad.  rivière  et  à la  cîiapelle  du  château  de  Meudon , 
en  1702  et  1703  (2  p.) 38091**  Gs5d 

21  septembre- 1 A décembre  : à eux,  pour  les  ouvrages 
de  marbre  qu’ils  font  sur  les  pieds  d’eslaux  et  les  Bains 
d’Apollon,  aux  jardins  de  Versailles  et  de  Trianon  (A  p.  ). 
Aooo** 

9 novembre- 1 A décembre  : aud.  Lisqui,  sur  les  répa- 

rations des  ouvrages  de  marbre  du  château  de  Versailles 
(2  p.) 1000** 

21  septembre-5  octobre  : à Antoine  Cuvillier,  mar- 

brier, pour  les  pieds  d’eslaux  de  marbre  qu’il  fait  dans 
les  jardins  de  Trianon  (2  p.) 8oo** 

Somme  de  ce  chapitre A 3 89 1 **  6*  5'1 

PAVÉ. 

10  février-19  octobre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  à 
compte  des  ouvrages  de  pavé  qu’il  fait  dans  le  chemin 
de  Sainl-Cyr  dans  le  parc  de  Versailles  (A  p.).  . 3ooo** 

19  oclobre-iA  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
pavé  qu’il  fait  dans  les  cours  du  château  de  Versailles 


(A  p.) 2600** 

Somme  de  ce  chapitre 55oo** 


OUVRAGES  DE  BRONZE. 

29  juin-3  octobre  : à Julien  Lociion,  ébéniste  et  fon- 

deur, sur  les  réparations  qu’il  fait  aux  ferrures  de  bronze 
des  aparlemens  du  château  de  Versailles  et  réparations 
de  marqüellerie  (2  p.) 5oo** 

19  octobrc-i  A décembre  : à luy,  sur  la  dorure  qu’il 
fait  aux  masques  de  bronze  du  bosquet  des  Bains  d’Apol- 
lon (2p.) Son*1 

Somme  de  ce  chapitre i3oo** 

TUIAUX  DE  FONTE  DE  FER. 

21  septembre  : à Charles-François  Pollard,  sçavoir: 
12000**  à compte  du  posage  et  déposage  qu’il  a fait  des 
conduites  de  tuiaux  de  fonte  de  fer,  de  18  pouces  de 
diameltre,  tant  au  château  de  Versailles  et  dépendances 
d’iceluy  qu’à  Marlv,  depuis  1698  jusqu’à  présent,  et 
Aooo**  à compte  de  l’entretien  qu’il  fait  desd.  conduites 
pendant  la  présente  année 16000** 

30  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  depuis  le  réser- 

voir de  Lucienne  jusqu’au  bassin  des  carpes  et  autres 
en  d roi  ts  d e Mari  y » 2000** 
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3o  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pour  les  fon- 


taines du  jardin  de  Versailles îooo** 

Somme  de  ce  chapitre 19000** 


GLACES. 

2 4 février  : à Bon  Briot  , miroitier,  pour  les  journées 
d’ouvriers  qu’il  a employez  à remettre  en  place  et  au  tain 
les  glaces  des  aparlemens  du  château  de  Versailles,  Tria- 
non  et  la  Ménagerie,  pendant  l’année  1703.  . . . 828** 

DIVERSES  DÉPENSES. 

i4  septembre  : au  sr  Dubois,  petit  valet  de  pied  du 
Boy,  à compte  de  la  dépense  du  petit  bâtiment  qu’il  fai- 
soit  construire  aux  écuries  de  Mme  la  duchesse  de  Bour- 
gogne, qui  a esté  démoli  par  ordre  du  Roy  ....  1800** 

9 mars-aâ  aoust  : à la  veuve  La  Croix,  épinglier, 

pour  les  ouvrages  de  fil  de  fer  et  de  letton  qu’elle  a faits 
dans  les  cours  de  la  Ménagerie  et  aux  grilles  du  jardin 
de  Versailles  (2  p.) 216**  1 18 

20  avril  : à Pierre  Nolan,  corroyeur,  pour  deux  gros 
cuirs  forts  tannez  qu’il  a fournis  pour  des  fontaines  du 
jardin  du  château  de  Versailles 66** 

20  avril-5  octobre  : au  nommé  Liard,  preneur  de 
taupes,  pour  celles  qu’il  a pris  dans  les  jardins  de  Ver- 
sailles pendant  les  six  derniers  mois  1703  et  les  six  pre- 
miers 1704  (2  p.) 4oo** 

18  may  : à François  Sorin,  marchand,  pour  l’arcan- 
son  et  autres  fournitures  qu’il  a faits  pour  les  vaisseaux 
du  Canal 3 1 9++ 1 s 

29  juin  : au  s'  Morin  , pour  le  bray,  goudron  et  calfa3 
qu’il  a fourni  pour  radouber  les  bâthnens  du  canal  du 
château  de  Versailles 42  2**  4 8 

2ojanvier-i4  décembre  : à Antoine  Reinguet,  charon, 
pour  les  ouvrages  de  charonnage  qu’il  a faits  aux  équi- 
pages de  l’orangerie  du  château  de  Versailles  en  1708 
et  1704  (3  p.) 455tt  58 

10  février  : à Jean  Varis,  ramonneur,  pour  les  che- 

minées qu’il  a ramonnées,  visitées  et  racomodées  dans 
le  château  de  Versailles  pendant  les  six  derniers  mois 
1703 5 1 31+  3S 

29  juin  : à Jean  Padelain,  autre,  pour  les  trois  pre- 
miers mois  1 704 3o3tti7s 

4may-2i  septembre:  à Mathurin  Arnault,  vuidan- 
geur,  à compte  de  la  vuidange  qu’il  fait  des  fosses  d’ay- 

sances  du  château  de  Versailles  (4  p.) i6oott 

Somme  de  ce  chapitre 6096*1 1* 

OUVRIERS  À JOURNÉES. 

6 janvier-3o  novembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 


vaillé, à la  journée  du  Roy,  dans  les  bâtimens,  jardins  et 
parcs  du  château  de  Versailles  (22  p.)..  1 7646*+  os  id 
6 janvier-i4  décembre:  à ceux  qui  ont  travaillé  à 
l’augmentation  du  jardin  du  palais  de  Trianon  (i5  p.). 

. » . . 1 1 34  2+1  7’  6d 

20  janvier-i  0 février  : à ceux  qui  ont  voituré  et  rem- 
pli de  glace  les  glacières  de  Clagny,  Sa  tory,  Trianon  et 
la  Ménagerie  (2p.) 34i6**28 

9 mars-ier  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  pour  le 

magasin  des  plombs  (10  p.) 643tt  1 7* 6d 

1 0 aoust  : aux  sculpteurs  employez  aux  modelles  des 

Bains  d’Apollon 12411  io‘ 

20  novembre  : â ceux  qui  ont  nettoyé  les  tableaux  e 
dorures  des  grands  apartemens  du  château  de  Versailles 

1 46tt  2 8 

2 4 décembre  : à ceux  qui  ont  démonté  et  transporté 
les  grilles  et  treillages  du  jardin  de  Versailles.  g7*t486d 
Somme  de  ce  chapitre 33 4 1 6H  3*  7“ 

ENVIRONS  DE  VERSAILLES. 


MAÇONNERIE. 

6 janvier  : à Jacques  Mazière,  entrepreneur,  parfait 
payement  de  2 g588H  i58  5d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a faits,  tant  au  dehors  du  châ- 
teau de  Versailles  qu’au  bâtiment  neuf  de  la  Surinter - 

dance  pendant  1702 1 o88tt  i58  5d 

3o  mars-  12  octobre  : à luy,  à compte  de  la  maçon- 
nerie du  nouveau  bâtiment  delà  rue  du  Vieux-Versailles 

(9p.) 36oott 

22  juin-23  novembre  : à Pinçon,  maçon,  sur  ses  ou- 
vrages de  maçonnerie  aux  petites  écuries,  en  1702,  et 

à la  chambre  de  Mme  la  princesse  de  Conti  (3  p.) 

63 1 +1  7’  iod 

6janvier-3  aoust:  â Mathurin  Chabreron,  maçon, 
sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait  à l’abbreuvoir 
des  écuries  des  Gardes  du  corps,  à Versailles  (8  p.).  . . 

1700H 

22  juin  : à luy,  pour  les  fouilles  de  terre  qu’il  a fait 

à l’abreuvoir 35**  8 8 

9-23  novembre  : à luy,  sur  les  reprises  qu’il  a faits 

dans  l’acqueduc  de  la  rue  de  l’Orangerie  (2  p.) 

. . 210**  168  9d 

22  juin  : à Nicolas  Dumetz,  maçon,  pour  la  maçon- 
nerie qu’il  a fait  aux  écuries  des  Gardes  du  corps  en  1702 

147**  68  nd 

22  juin  : à luy,  pour  réparations  qu’il  a faites  à la 
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brèche  qui  a esté  faite  à la  digue  de  Villemon,  pour 
pescher  des  carpes  pour  Marly 127+1  163  6d 

6 janvier-17  aoust  : à Annet  Lamoureux,  maçon,  par- 

fait payement  de  3864++  13  2d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  a faits  dans  le  grand  et  le  petit 
parc  de  Versailles  en  1703  (6  p.) 1264++  13  2d 

i4  septembre -7  décembre  : à luy,  à compte  de  ses- 
dits  ouvrages  pendant  1704  (5  p.) 1160++ 

2 mars- 21  décembre  : à luy,  à compte  des  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  murs  des  étangs  et  acque- 
ducs  de  la  plaine  de  Saclay  en  1703  et  en  1704  (11  p.) 
120 o'tt  i4s 

20  juillet  : à Parisot,  entrepreneur,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a laits  pour  le  rétablissement  des  murs  du  parc  du 
haras  de  Saint-Léger 42+1  103 

i4  septembre- 23  novembre  : à Jacques  Croquoison, 
maçon,  à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits 
au  château  de  Saint-Léger  en  1702 , 1700  et  1704  (4  p.) 

s 1100++ 

12  octobre  : à luy,  parfait  payement  de  846++  ios  iod, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits 

dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  1703 

196++  103  iod 

7 décembre  : à luy,  à compte  desdils  ouvrages  pendant 

la  présente  année e4o++ 

1 7 février-  7 décembre  : à Léonnard  Fourneau  , maçon  , 
sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  murs 
des  étangs  de  Trappes  et  d’Arcy  en  1703  et  1704  (7  p.) 
879H 

Somme  de  ce  chapitre 1 362  41+  7“  5d 

terrasses  et  jardinages. 

6 janvier-  i3  avril  : à Denis  Anceau,  entrepreneur, 
pour  ses  ouvrages  de  terrasse  à l’abbreuvoir  des  écuries 
des  Gardes  du  corps  à Versailles  (3p.)...  3o31+  i33  7d 

6 janvier- 27  avril  : à luy,  parfait  payement  de 
5590++  9“  2d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  terrasse 
qu’il  a faits  aux  éboulis  des  puits  de  Salorv  (7  p.) . . . . 
^ott  9J2d 

16  mars  : à Pierre  Durel,  jardinier,  pour  le  treillage 
de  perches  de  châteigner  qu’il  a fait  autour  du  quarré 
d’asperges  du  jardin  potager  du  Roy 122++ 

8 juin  : à François  Lenormand,  jardinier  dudit  pota- 
ger, pour  les  rigolles  et  transport  de  terre  qu’il  a fait 

pour  renouveler  partie  des  espaliers  dudit  jardin 

1 2 1++  1 o3  6d 

6 janvier- 23  novembre  : à la  veuve  Florent  Félix, 
pour  divers  ouvrages  de  terrasse  qu’elle  a fait  faire  dans 
le  dehors  du  château  de  Versailles  depuis  le  mois  de 
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novembre  1703  jusqu’au  mois  d’octobre  1704  (i3  p.). 

3o34++  12'  2d 

6 janvier- 12  octobre:  à elle,  pour  les  ouvrages  de 
terrasse  qu’elle  a fait  faire  dans  le  grand  et  petit  parc 

de  Versailles  en  1704  (11p.) 1816++  i33 

17  février- 2 mars  : à Remy  Janson,  terrassier,  pour 
le  travail  qu’il  a fait  pour  remplir  de  glace  les  glacières 
du  Parc-aux-Cerfs  (2  p.) io55++  9’ 

1 1 may  : à luy,  pour  le  gros  treillage  qu’il  a fait  au 

pourtour  du  bassin  des  Soupapes  de  l’aqueduc  de  Trapes 
au  Parc-aux-Cerfs 5o++ 

3 aoust  : à luy,  pour  le  terrassement  du  nouveau  jeu 
de  longue  paulme,  dans  l’avenue  de  Paris,  proche  le 

Chenil 2 4 8++  8S  6rt 

20  avril  : à Lionnois  le  fils,  terrassier,  pour  les  ou- 
vrages de  terrasse  et  fossez  qu'il  a faits  à l’étang  du  Mes- 
nil, en  1703 6 1 ++  123 

28  septembre -23  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 
aux  rigolles  de  Trappes  et  chaussée  de  l’étang  de  la  Tour 

(2  p.) 1 5 3++ 

28  septembre -7  décembre  :à  Jean  Lionnois  père,  ter- 
rassier, pour  ouvrages  de  terrasse  aux  digues  du  lit  de 
rivière  dans  la  plaine  de  Cognière  (2p.) 1 5o++ 

12  octobre -7  décembre  : à Jean  Flabé,  entrepre- 

neur, à compte  des  ouvrages  de  terrasse  et  de  pavé  qu’il 
a faits  à la  chaussée  du  Bourneuf,  entre  les  étangs  de 
Port-Royal  et  Hollande,  en  1703  (3  p.) 3oo++ 

Somme  de  ce  chapitre. ...  1 2207++  7’  1 id 

charpenterie. 

6 janvier- 12  octobre  : à Jean  Malet,  charpentier,  à 
compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  au  nou- 
veau bâtiment,  rue  du  Vieux-Versailles,  en  1703  (6  p.) 

1600++ 

6 janvier  : â luy,  à compte  des  ouvrages  de  charpen- 
terie qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles 

en  1703 200+1 

27  avril  : à Pierre  Le  Clerc,  dit  Pitre,  marchand  de 
bois,  pour  huit  cordes  de  bois  qu’il  a livré  pour  les  cabi- 
nets des  tableaux  du  Roy  à la  Surintendance.  . . . 200+1 
6 janvier-12  octobre  : à Tessier,  charpentier,  à 
compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  an  châ- 
teau de  Saint-Léger  en  1702  (5  p.) 65 o+l 

Somme  de  ce  chapitre 2660++ 

couverture. 

6 janvier-  22  novembre  : à Gilles  Charuel,  couvreur, 
sur  les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  dans  les  bâti- 
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mens  des  dehors  du  château  de  Versailles  en  1703  (6  p.) 

1700» 

3 aoust-22  novembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
couverture  qu’il  fait  au  bâtiment  neuf  de  la  rue  du 

Vieux-Versailles  (4  p.) 1100» 

1G  mars  : à Fouquet  et  Tessier,  pour  la  paille  qu’ils 
ont  fourni  pour  couvrir  les  glacières  du  Parc-aux-Cerfs 

i4i»i5s 

11  may  : à Jean  Pichot,  couvreur  en  chaulme,  pour 
les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  auxdites  glacières. 
56»  i’8d 

Somme  de  ce  chapitre 2997»  i6s  8d 

MENUISERIE. 

6 janvier- 23  novembre:  à Jean  Léger,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  bâtiments 
des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant  les  années 

dernières  (5p.) 600» 

3o  mars- 1 4 septembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de 

Versailles  en  1703  et  1704  (4p.) 256» 

6 janvier- 20  juillet  : à Jean  Guesnon,  menuisier,  sur 
les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles  en  1708  et  1704  (4p.) 

900» 

6 janvier- n3  novembre:  à Michel  Carré,  menui- 
sier, sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  bâti- 
mens des  dehors  du  château  de  Versailles  en  1702  (9  p.). 

i4oo» 

8 juin- 23  novembre  : à Jean  Garrey,  menuisier,  sur 
les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  dehors  du 

château  en  1703  et  1704  (6  p.) 600» 

11  may- 12  octobre:  à Jean  Denelle,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  bâtimens 

de  la  rue  du  Vieux-Versailles  (5p.) 1000» 

23  novembre- 7 décembre  : à luy  et  Jean  Guesnon, 
pour  le  bois  qu’ils  ont  fourni  pour  la  décoration  du  feu 

d’artifice  de  Meudon  (2p.) 358» 

6 janvier- 17  aoust  : à Charles  Anguier,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  bâtimens 
des  dehors  de  Versailles  pendant  les  années  dernières 

(5p.) 85o» 

6 juillet  : à Jacques  Loyseleur,  marchand  de  bois, 
pour  les  planches  de  batleau  de  bois  de  chcsne  qu’il  a 
fourni  pour  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Ver- 
sailles  62tti7s6d 

6 janvier- 23  novembre  : à Marin  de  Bré,  menuisier, 


sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de 


Saint-Léger  (6  p.) 1000» 

Somme  de  ce  chapitre 7026»  1 7“  6d 


serrurerie. 

6 janvier- 9 novembre  : à Thomas  Valleren,  serru- 
rier, pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aux 
bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  en  1703 

(i3  p.) 445o»  i5s  4d 

9 novembre -7  décembre  : à luy,  sur  ceux  cpi’il  fait 

en  la  présente  année  (3p.) 1100» 

16  mars  : à luy,  parfait  payement  de  424»  i6s,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  dans  le 
grand  et  le  petit  parc  de  Versailles  en  1702  et  1703.  . 

124»  1 6S 

3 aoust  : à luy,  sur  ceux  de  la  présente  année.  2 5o» 
3o  mars  : à Tavernier,  serrurier,  pour  les  contrecœurs 
qu’il  a livré  pour  les  apartemens  de  l’hôtel  des  Inspec- 
teurs en  1703 ioi»i8s3d 

6 juillet  : à Michelet,  pour  quatorze  contrecœurs  di| 
cheminées  qu’il  a acheplé  pour  le  nouveau  bâtiment  de  h) 
Surintendance,  sur  la  rue  du  Vieux-Versailles.  62»  17} 
6 juillet- 2 3 novembre  : à Louis  Jouvain,  serrurieçj 
pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château, 

de  Saint- Léger  en  1702  et  1708  (4  p.) 500*1 

Somme  de  ce  chapitre 65 80»  6’  7d 

VITRERIE. 

6 janvier-3o  mar3  : à Gabriel  Jansûn,  vitrier,  parfait 
payement  de  1 4og»  i45  gd,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  vitrerie  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des  dehors  du  châ- 
teau de  Versailles  pendant  les  six  derniers  mois  1702 
(9  p.) 334»  i2s  3d 

27  avril -28  novembre  : à luy,  à compte  de  sesdits 
ouvrages  pendant  l’année  1703  (7p.)..  1247»  io“  iod 

28  novembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  vitrerie 

qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en 
1703 65» 

8 juin -23  novembre  : à Bernard  Lespinouze,  vitrier, 
sur  les  ouvrages  de  vitrerie  aux  dehors  du  château  de 

Versailles  en  1703  et  1704  (3  p.) 5oo» 

25  may  : à luy,  pour  les  ouvrages  et  réparations  de 
vitrerie  qu’il  a faits  aux  pavillons  des  gardes-rigolles  en 

1703 35»  i5* 

6 juillet- 12  octobre:  à Ciirestien  Poil,  vitrier,  suç 
ses  ouvrages  de  vitrerie  au  château  de  Saint-Léger  en 

1702  et  1703  (2  p.) 25o4 

Somme  de  ce  chapitre  ....  2432»  i8‘  id 
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PLOMBERIE. 

1 7 aoust  : à Jacques  Lucas  , plombier,  pour  les  ouvrages 
de  plomberie  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des  dehors  du 
château  de  Versailles i oo11 

8 juin  : à Louis-Fraaçois  Pollard  le  jeune,  pour 
A o 7 8 A livres  de  plomb  qu’il  a livré  au  magasin  du  Roy, 
à Versailles,  à raison  de  2oatt  i5s  le  millier.  8268^  17’ 

Somme  de  ce  chapitre 8368H  17’ 

PEINTURE. 

6 janvier  - 17  aoust  : à Estienne  Bourgault,  peintre, 

à compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits  aux 
bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant 
les  années  dernières  (8p.) 85ott 

7 décembre  : à luv,  pour  les  journées  qu’il  a em- 
ployées aux  décorations  du  feu  d’artifice  de  Meudon. . . . 

. A 1 tt  1 o‘ 

17  février:  à Cristophe  Paillet,  peintre,  pour  le 
transport,  de  Versailles  à Paris,  du  tableau  du  Triomphe 
de  Neptune,  du  sr  Mignard,  et  pour  faire  serrer  les  ta- 
bleaux du  sr  Vandermeulen  des  aparlemens  du  Roy  au 
magasin  de  Marly 62^ 

2 mars  : à luy,  pour  les  tableaux  qu’il  a faits  et  livrez 
pour  l’apartement  de  M.  le  Maréchal  de  Vauban,  au 
Grand  Commun  . - . 280^ 

27  avril -23  novembre  : à luy,  pour  dépenses  faites 
pour  les  cabinets  des  tableaux  du  Roy  (2p.)....  1 9 1 

7 décembre  : au  sr  Houasse,  peintre,  pour  journées 
employées  aux  décorations  du  feu  d’artifice  de  Meudon. 
' 88* 

20  novembre -7  décembre  : à Nicolas  Bailly,  peintre, 
pour  les  inscriptions  des  cartouches  de  la  décoration  du 
feu  d’artifice  de  Meudon  (2p.) • • • 2i8tt 

2 3 novembre  : à Guillaume  Desauziers,  doreur,  pour 
les  journées  qu’il  a employé  au  sujet  du  feu  d’artifice  de 

Meudon 53tt  1 8S 

Somme  de  ce  chapitre 178 At+  8S 

SCULPTURE. 

9 novembre  : à Claude  Bertin,  sculpteur,  pour  les 

ouvrages  de  sculpture  qu’il  a faits  pour  le  feu  d’artifice 
de  Meudon 76^  A* 

PAVÉ. 

6 janvier  : à Louis  Regnouf,  paveur,  parfait  payement 
de  2 52  5+i  5’  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  pavé 
qu’il  a faits  dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château 
de  Versailles  pendant  l’année  1702 325^  5S  6d 


20  juillet  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  de  pavé 


pendant  l’année  1703 200tt 

6 janvier  : à luy,  pour.les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits 
dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  1708.  200*+ 
Somme  de  ce  chapitre 728^  5S  6d 

OUVRAGES  DE  BRONZE. 


6 janvier  : à Julien  Lociion,  ébéniste,  parfait  paye- 
ment de  6â3tt  i6s  Ad,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
bronze  doré  qu’il  a faits  à la  Surintendance  des  Bâti— 
mens  de  Versailles  pendant  1702 AA3N  163  hd 

1 3 avril  : à Guillaume  Sautray,  fondeur,  pour  les 
bordures  de  bronze  qu’il  a posé  dans  les  bâtiments  des 
dehors  du  château  de  Versailles  en  1703 . r îôntt  16’  8d 
Somme  de  ce  chapitre 596^  i3r 

MARBRERIE. 

8 juin -1 A septembre  : à Pierre  Lisqui,  marbrier, 
pour  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  aux  bâtimens 
des  dehors  du  château  de  Versailles  en  1703  (3  p.).  . . 
A 88+t  83  2d 

RAMONAGES  DE  CHEMINEES. 

2 mars:  à Jean  Varis,  ramonneur,  pour  les  chemi- 
nées qu’il  a ramonné  aux  bâtimens  des  dehors  du  châ- 
teau de  Versailles  pendant  les  six  derniers  mois  1703.  . 

a 8 19* 

6 juillet -7  décembre:  à Jean-Antoine Padelain,  autre, 
pour  celles  qu’il  a ramonné  auxd.  endroits  pendant  les 


trois  premiers  quartiers  170A  (2  p.) 3o6ttq5 

Somme  de  ce  chapitre 890^  8S 


VU ID ANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

6 janvier  : à Mathurin  Abnault,  vuidangenr,  parlait 
payement  de  969^,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  vui- 
dange  qu’il  a faits  dans  les  bâtimens  du  dehors  du  châ- 


teau de  Versailles  en  1703 269^ 

1 1 may-7  décembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 
pendant  la  présente  année  (A  p.) 1 A 6 7 •+  105 


9 novembre- 7 décembre  : à Christophe  Le  Jeune, 
autre,  à compte  desd.  vuidanges  qu’il  a fait  dans  les  bâ- 
timens des  dehors  du  château  de  Versailles  (3p.) 

1800'+ 

Somme  de  ce  chapitre 3536tiios 

DIVERSES  DÉPENSES. 

6 juillet:  à Nera,  chaudronnier,  pour  quatre  paires 
d’arosoirs  de  cuivre  qu’il  a fournis  pour  le  jardin  potager 
du  Roy  à Versailles 8Att  195 
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6 janvier  : au  s1'  Gabriel,  pour  la  dépense  qu’il  a faite 
à Gaillon  pour  lever  et  voiturer  les  maronniers  que  l’on 

y a pris  pour  le  Roy . 9/47**  8S  6J 

A François  Dumagny,  charpentier,  pour  le  travail 
qu’il  a fait  avec  ses  compagnons  pour  charger  lesd.  ma- 
ronniers tant  sur  les  voitures  que  dans  les  batteaux  et 

autres  frais 28s11  5’ 

A Lespine  et  Morin,  natticrs,  pour  des  nattes  qu’ils 
ont  fourni  pour  enveloper  les  tiges  desd.  maronniers 

d’Inde 2io**i5s 

A François  Maillart,  cordier,  pour  cordes  et  Ficelles 
fournies  pour  garotter  les  mannes  et  nattes  desd.  maron- 
niers d’Inde 43**  4’ 

A Nicolas  Hendrecy,  pour  les  mânes  d’osier  qu’il  a 

fourni  pour  lesd.  maronniers 122**  io“ 

27  janvier:  à Le  Roux,  voiturier  par  eau,  pour  la 
voiture  de  282  maronniers  en  motte,  depuis  le  port  de 
la  Chartreuse  jusqu’au  port  de  Marly,  y compris  les  droits, 

péages,  passages  et  renforts 3ooo** 

2 mars  : à Bourdin  , pour  les  toiies  qu’il  a livré  et  posé 
aux  croisées  de  la  grande  et  petite  écurie,  à celles  de 
Madame  la  duchesse  de  Bourgogne,  du  Chenil,  de  l’hôtel 

de  Limoges  et  des  Gardes  du  corps g 5**  i4“ 

Aux  s”  Chauvin  père  et  fils,  marchands  à Paris,  pour 
le  salin  et  taffetas  cramoisy  qui  a esté  employé  aux  ar- 
moires du  cabinet  de  la  Surintendance,  où  sont  les  re- 
gistres et  portefeuilles  des  fonds  des  Bàtimens.  i45**  i5s 
27  avril  : à Jean  Gellée,  marchand,  pour  4i3o  livres 
de  plomb  qu’il  a fourni  pour  le  service  du  Roy  au  ma- 


gasin de  Paris,  à 280**  le  millier 949** 

22  juin  : à Jacques  Vigneron,  voiturier,  pour  le 
moilon  qu’il  a voituré  et  pour  en  avoir  fourni  1 2 toises 
cubes  pour  les  écuries  des  Gardes  du  corps 2 7 Gt+ 


A divers  particuliers,  pour  leur  dédommagement  au 
sujet  du  bâtiment  construit  sur  partie  des  maisons  de 
l’hôtel  d’Anjou  et  Chef  Saint-Denis,  rue  du  Vieux-Ver- 
sailles, dont  ils  sont  propriétaires  et  locataires,  led.  nou- 
veau Bâtiment  pour  les  cabinets  des  tableaux  de  S.  M. 

; 93°tt 

6 juillet  : au  sr  Bordé,  pour  les  meubles  qu’il  a fait 

et  fournis  pour  les  cabinets  des  tableaux  à la  Surinten- 
dance des  Bàtimens 4 Ggt+ 1 15 

23  novembre  : au  sr  Ringuet,  charon,  pour  ouvrages 
et  fournitures  au  sujet  du  feu  d’artifice  de  Meudon . . . . 
102*1  i5s 

7 décembre  : à TIonnoré  d’Huest,  ferblanier,  pour 

les  ouvrages  de  fer  blanc  qu’il  a fournis  pour  les  feux 
d’artifice  de  Marly  et  de  Meudon 106**  9' 

27  avril  : à luy,  pour  le  gros  fil  de  fer  qu’il  a fourni 


et  posé  aux  grilles  du  grand  et  petit  parc  de  Versailles. 

8ô«  9‘ 

2-16  mars  : à Jacques  Le  Chat,  marinier  à Paris, 
pour  cinq  petits  batteaux  qu’il  a fournis  pour  mettre  dans 
les  estangs  des  environs  de  Versailles,  pour  la  commo- 
dité de  la  chasse  (2p.) ....  2o4**  i5! 

6 janvier  : aux  Suisses  et  ouvriers  qui  ont  fait  divers 
menus  entretiens  sous  le  sr  Crescent  en  1703..  . i4g*t 
Somme  de  ce  chapitre 8255**  7s6d 

ouvriers  à journées. 

6 janvier  : aux  ouvriers  et  voituriers  qui  ont  esté  em- 
ployez, à la  journée  du  Roy,  tant  pour  aller  à Gaillon  lever 
des  maronniers  en  motte,  et  les  faire  charger  dans  les 
voitures  et  dans  les  batteaux  que  pour  les  voiturer  par 
terre  et  par  eau  du  jardin  de  Gaillon  dans  les  jardins  de 
Marly  et  Trianon,  pour  leurs  journées,  voitures  et  autres 

dépenses  faites 2/490**  2’  6d 

6 janvier- 7 décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  au 
magasin  des  démolitions  de  Versailles  depuis  le  mois  de 
décembre  1 703  jusqu’au  mois  de  novembre  170/4(209.) 

7i75**  257d 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  des  plombs  pen- 
dant le  même  temps  (20  p.) 8 1 3**  17’  9'* 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  poids  du  fer  pendant  le 

même  temps  (20  p.) . . . 385**  1 7”  9° 

i4  septembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à la  figuerie 

du  potager  pour  le  feu  d’artifice  de  Meudon 

553**i8s/id 

6 janvier-1/4  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé,  sous 
lie  sr  Villiard,  tant  à la  conduite  des  eaux  bonnes  à 
boire  qu’aux nivellemens  et  pavé,  et  autres  dépenses  faites 
(depuis  le  mois  de  décembre  1703  jusqu’au  rtiois  de  110- 

nembre  1704  (12  p.) 8o8**  4S 

20  janvier- 2 1 décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé,  sous 
le  sr  Mollet,  à la  journée  du  Roy,  au  département  de 
'Trappes  et  de  Saclay,  depuis  le  mois  de  décembre  1708 

jjusqu’en  novembre  1704  (i3  p.) îAiS^S'n'1 

Somme  de  ce  chapitre. ...  1 364  2**  6S  1 od 

ENTRETENEMENS  DE  RIGOLLES. 

1 7 février- 2 6 octobre  : à la  veuve  Florent  Félix,  pour 
ll’entrelien  des  rouîtes  des  bois  des  environs  de  Vor- 
ssailles  pendant  les  six  derniers  mois  1703  et  les  six  pre- 

îmiers  1704  (4  p.) 5io** 

A Charles  Jeanson,  pour  l’entretien  des  rigolles  et 

ipierrées  du  petit  parc  pendant  le  même  temps  (4  p.). . 

.* 4 o5+* 

A Thomas  Poiret,  pour  l’entretien  des  couvertures  du 
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château  et  haras  de  Saint-Léger  pendant  le  même  temps 


(4  p.), 4o5» 

Somme  de  ce  chapitre i320tt 


JARDINS  DE  VERSAILLES  ET  DE  TR1ANON. 

i3  janvier-19  octobre:  à Claude  Bertin,  sculpteur, 
pour  l’entretien  de  toutes  les  figures  et  autres  ouvrages 
de  sculpture  en  marbre  du  jardin  de  Versailles,  pen- 
dant le  dernier  quartier  1703  et  les  deux  premiers  170 4 

(3p.).: i276ltio3 

20  janvier- 1 4 décembre:  aux  nommez  Charpentier 
et  Le  Moïne,  jardiniers  de  Trianon,  pour  l’entretien  dud. 
jardin  pendant  les  deux  derniers  mois  1703  et  les  cinq 

premiers  170/1  (6  p.) i20oott 

20  jauvier-i5  juin:  à Jean-Baptiste  Boyvinet,  parfait 
payement  de  l’entretien  dud.  jardin  de  Trianon  pendant 
les  derniers  mois  1703 , à raison  de  1 8ooott  par  an  (3  p.). 

7000** 

i3  juillet- 1 4 décembre:  à luy,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  la  présente  année  1706  (3  p.). . . . gooott 

6 avril  - 1 9 octobre:  à Drouard,  rocailleur,  pour  l’en- 
tretien de  la  rocaille  du  jardin  de  Versailles  pendant  les 
deux  derniers  quartiers  1703  et  le  premier  1706  (3  p.) 

1 g58ti  2 s 6' 

A Pierre  Lisqui,  marbrier,  pour  l’entretien  des  mar- 
bres d’architecture  du  jardin  de  Versailles  pendant  le 

même  temps  (3p.) 1 63 3++ 1 6S  3a 

A Rémy  Jean-son , jardinier,  pour  l’entretien  des  allées, 
plattes bandes  ot  gazons  de  la  pièce  des  Suisses  du  Mail, 
pendant  le  même  temps  (3  p.) 112911  îd'g'1 

28  juin  : à Charles  Jeanson,  pour  l’entretien  du  jar- 
din du  Chenil  pendant  1703 70^ 

29  juin:  à Nicolas  Bailly,  peintre,  pour  l’entretien 

des  ouvrages  en  couleurs  de  bronze  de  la  Salle  du  bal  du 
jardin  de  Versailles  et  des  jardins  du  palais  de  Trianon, 
pendant  les  six  premiers  mois  170/1 178^ 

5 octobre:  à Denis  Simon,  jardinier,  pour  l’entretien 
du  jardin  et  kinconge  de  la  Ménagerie  pendant  les  six  pre- 
miers mois  170/1 25o« 

20  janvier- 1/1  décembre  : à François  Le  Normand, 
jardinier,  à compte  de  l’entretien  du  jardin  potager  du 
Roy  à Versailles  pendant  la  présente  année  (1 1 p.)  - . . . 

1 iooott 

Somme  de  ce  chapitre 454g 2^  2S  6d 

FONTAINES  DE  VERSAILLES  ET  TRIANON. 
i3  janvier-19  octobre  : à Charles-François  Polard, 


pour  l’entretien  de  toutes  les  conduites  des  tuiaux  de 
fonte  de  fer  des  fontaines  du  château  de  Versailles, 
Trianon,  la  Ménagerie  et  de  celles  de  la  Machine  de  la 
rivière  de  Seyne,  pendant  les  deux  derniers  quartiers 

1708  et  le  premier  170/4  (3  p.) 8087^  ios 

20  janvier-19  octobre  : à Claude  Denis  l’ainé,  fon- 
I tainier,  ayant  l’entretien  des  fontaines . des  jardins  de 
Versailles,  pour  ses  gages  des  deux  derniers  quartiers 

1708  et  du  premier  170/4  (3  p.) 3420tt 

A Nicolas  Thomas,  compagnon  fontainier,  pour  idem 

(3p.).... 75o« 

A Germain  Vitry,  autre,  pour  idem  (3p.)....  750^ 
A Claude  Lambert,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . 760^ 
A Pierre  Musart,  autre,  pour  idem  (3  p.) . . . 75ott 
A André  Defebt,  autre,  pour  idem  (3p.)....  75ott 

A Gratien  Godet,  autre,  pour  idem  (3  p.) . . . 760^ 
A Michel  Baclet,  garçon  fontainier,  pour  idem  (3  p.). 
4o5tt 


A Louis  Laurens,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . 4o5H 
A Pierre  Thomas,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . 4 o5tt 

A Silvin  Pinet,  autre,  pour  idem  (3  p.) 4o5H 

A Blaise  Reglet,  autre,  pour  idem  (3p.)....  âob11 
A Louis  Tissier,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . . 4o5H 
A Lotus  Bazolet,  autre,  pour  idevi  (3  p.)  . . . 4o5^ 
A Claude-Michel  Denis  , autre , pour  idem  (3  p.).  4o5ti 
A Eloy  Lambert,  autre,  pour  idem  (3p.)....  4o5tt 


A Rem  y Denis,  fontainier,  ayant  le  soin  et  entretien 
des  fontaines  de  Trianon , de  la  fontaine  de  la  décharge 
du  Canal  et  des  réservoirs  au-dessus  de  Trianon,  pour 

idem  (3p.) i5ooH 

A Maisonneuve,  garçon  funtuinier,  pour  ideia  ( 3 p.  ). 

4o5tt 

A Desjardins,  autre,  pour  idem  (3p.) 4o5tt 

A Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  pour  l’entretien  des 
ouvrages  de  cuivre  des  fontaines  de  Versailles,  pour  ses 
gages  pendant  le  même  temps  ( 3 1 p.) . . . 1 1 2gtl  1 3’  9' 
26  octobre  : à Denis  Anceau,  ayant  l’entretien  des 
aqueducs  et  conduites  des  tuiaux  des  eaux  bonnes  à 
boire,  à compte  dud.  entretien  pendant  l’année  170/1. 
3oott 

Somme  de  ce  chapitre 2334  2**  3S  g'1 

OFFICIERS,  MATELOTS  ET  GONDOLL1ERS 

SERVANS  SUR  LE  CANAL  DE  VERSAILLES. 

6 janvier- 1/1  décembre  : aux  mariniers  de  rame  qui 
ont  servi  sur  le  Canal  de  Versailles  depuis  le  mois  de 
i novembre  1703  jusqu’au  ier  décembre  1704  (t3  p.).  . 

j 12l5tt 

67. 
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20  janvier- 5 octobre  : au  sr  Martin,  capitaine  des 
matelots,  pour  ses  gages  des  deux  derniers  quartiers  1703 

et  du  premier  170 h (3  p.) 1800++ 

A CmsTOPiiE  Le  Roux,  maître  des  matelots,  pour  scs 

gages  pendant  le  même  temps  (3  p.) 97^^ 

À Jean  Bourdon,  comité  de  la  galère,  pour  idem 

(3  p.) 75ott 

À Jacques  Le  Comte,  charpentier,  pour  idem  (3  p. ). 

63o++ 

A Nicolas  Menessier,  autre,  pour  idem  (3  p.).  G3o++ 

A Jean  Candon,  autre,  pour  idem  (3  p.) G3o++ 

A Joseph  Cüesne,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . G3o++ 
A Claude  Carouge,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . G3o++ 
A Jacques  Fosse,  calfateur,  pour  idem  (3p.)..  63o++ 
A Jacques  Douville,  autre,  pour  idem  (3  p.)..  63o++ 
A Jean  Merseron,  garde-magasin,  pour  idem  (3  p.). 

63o++ 

A Jacques  La  Vienne,  matelot,  pour  idem  (3  p.).  4o5++ 

A Noël  Coste,  autre,  pour  idem  (3p.) 4 0 5 

A André  Morel,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . . 005++ 
A Nicolas  Granval,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . /io5++ 
A Joseph  Trevan,  autre,  pour  idem  (3p.)...  Ao5++ 
A Adrien  Sénécal,  autre,  pour  idem  (3p.)...  Ao5++ 
A Michel  La  Vienne,  autre,  pour  idem  (3  p.).  Ao5++ 
A François  Vidotti,  autre,  pour  idem  (3p.).  /io5++ 
A Georges  Renault,  autre,  pour  idem  (3  p.).  Ao5++ 
A LIonnorat  Vidotti,  autre,  pour  idem  (3  p.).  /ioo++ 
A Jean-Baptiste  Juste,  autre,  pour  idem  (3  p. ).  Ao5++ 
A Nicolas  Savary,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . A o5+t 
A Isa ac  Busigny,  autre,  pour  idem  (3  p.).  . . . 4o5++ 
A Jean  Massagati,  ancien  gondollier  vénitien,  pour 

idem  (3p.).. 900++ 

A Pierre  Massagati,  autre,  pour  idem  (3  p.).  1080++ 
A Palmarin  Palmarini, autre,  pour  idem  (2  p.).  yoo++ 
A Barthélemy  Pancalonio,  autre,  pour  idem.  (3  p.). 

675++ 

A Vincent  Doria,  autre,  pour  idem  (3  p.). . . . 670++ 
A Benoist  Borelli,  autre,  pour  idem  (3p.)..  67 5+J 
A Pierre  Scodea,  autre,  pour  idem  (3  p.). . . . 675++ 
A Jean  Palmarin,  autre  , pour  idem  (3p.)....  67 5++ 
Somme  de  ce  chapitre 2i3oo+t 

ENTRETIENS  DES  COUVERTURES 

DES  MAISONS  ROYALLES. 

3 lévrier-23  novembre  : à Jacques  Armet,  couvreur, 
pour  l’entretien  des  couvertures  du  palais  du  Luxembourg 
pendant  les  trois  derniers  quartiers  1703  et  le  premier 
i 70/1  (6  p,). . Goolt 


3o  mars-2  3 novembre  : à Gilles  Cuaruel,  couvreur, 
pour  l’entretien  des  couvertures  du  château  de  Versailles 
et  de  ses  dépendances,  pendant  le  dernier  quartier  1703 

et  les  trois  premiers  170/1  (3  p.) 2607++  i55 

A luy,  pour  l’entretien  des  couvertures  des  dehors  du 
château  de  Versailles  pendant  le  même  temps  (3  p.).  . 

5oi5++  1 2S  G[1 

A luy,  pour  l’entretien  des  couvertures  du  Louvre,  les 
Thuillerics  et  dépendances,  Vincennes,  les  Gobelins  et 

dépendances,  pendant  led.  temps  (3  p.) Sioo1* 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 1 32  231+  7’  g1 

DIVERSES  DÉPENSES. 

i3  février-3 1 décembre  : aux  srs  Bourgault  et  Matis, 
arpenteurs,  pour  leurs  apoinlemens  du  dernier  quartier 
1703  et  de  l’année  170/1  qu’ils  ont  esté  employez  à faire 
les  arpentages  des  bois  et  hérittages  occupez  par  les  tra- 
vaux du  Roy  aux  environs  de  Versailles  (5  p.).  . A5oott 
27  juillet  : à eux,  parfait  payement  de  65oo++,  à quoy 
montent  les  voyages  et  dépenses  extraordinaires  qu’ils 
ont  fait  pour  faire  les  cartes  et  arpentages  des  bois  et 
hérittages  des  environs  de  Versailles  et  Marly  et  de  ceux 
faits  par  ordre  du  Roy  pour  le  papier  terrier  du  mar- 
quisat de  Maintenon,  depuis  le  mois  de  septembre  1699 

j usqu’â  présen t 2 8 8 o++ 

17  février-3i  décembre  : aux  hommes  qui  ont  tra- 
vaillé sous  leur  conduite  pendant  les  deux  derniers  mois 
1703  et  les  dix  premiers  170/1,  y compris  i3o++  pour 
le  papier  â dessiner  et  autres  frais  (6p.)...  2266*+  i5s 
G juillet-3i  décembre  : au  s‘  de  Cotte,  architecte, 
ayant  la  conduite  et  bureau  des  desseins  et  la  garde 
d’iceux,  pour  le  papier,  cire  d’Espagne,  encre,  bois, 
bougie  et  autres  frais  pendant  la  présente  année  (2  p.). 

1200++ 

6 juillet-3 1 décembre  : au  s1'  Garriel,  contrôleur  gé- 
néral, pour  ses  frais  de  bureau  et  pour  son  secrétaire  et 

sous-secrélaire,  pendant  l’année  170/1 6oo++ 

Au  sr  de  Montargis,  Conseiller  du  Roy,  contrôleur  des 
Bâtimens,  commissaire  député  pour  les  remboursements 
d’hériltages  acquis  au  nom  du  Boy,  pendant  la  présente 

année  (2  p.) 2oo++ 

9 septembre  : au  sr  Jollivet,  marchand  papeltier, 

pour  le  papier,  plumes,  cire  d’Espagne,  portefeuilles  et 
autres  marchandises  qu’il  a livré  pour  le  bureau  de  M.  le 

Surintendant  pendant  1702  et  1708 1170++  3S  G'1 

Somme  de  ce  chapitre. . . 1 282 1++  i8s  G'1 
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CHÂTEAU  DE  COMPÏÈGNE. 

17  février -7  décembre:  à Ciiéret,  vitrier,  pour  les 
ouvrages  et  entretiens  des  vitres  du  château  de  Com- 

piègne  en  1703  et  170/4  (4  p.) 194H  i5s6d 

17  février- 26  octobre  : au  s1'  Esmery,  concierge,  pour 
l’entretien  des  routles  de  la  forest  dud.  château  pendant 
les  six  derniers  mois  1703  et  les  six  premiers  170 4 

(4  p.) 6o7tt  io“ 

1 G avril  : à luy,  pour  l’entretien  des  terrasses  et  jar- 
dins et  remplissage  des  glacières  pendant  l’année  1708. 

4ooH 

17  février- 26  octobre  : à Danvin,  pour  l’entretien  des 
ponts  de  bois  de  lad.  forest  pendant  les  six  derniers 
mois  1703  et  les  six  premiers  170/1  (4  p.).  i7atfV8d 
1 1 mav-7  décembre  : à Jacques  Camay,  couvreur,  pour 
l’entretien  des  couvertures  du  château  de  Compiègne 
pendant  l’année  1703  et  les  neuf  premiers  mois  170/1 

(a  p.) 7 o3tt  i53 

G juillet- g novembre:  à luy,  pour  les  ouvtages  et  ré- 
parations de  maçonnerie  et  de  charpenterie  qu’il  a faits 
aud.  château  en  la  présente  année  (2  p.).  . . . 372'+  5S 
9 novembre:  à Jean  Delaporte,  menuisier,  pour  les 
réparations  de  menuiserie  et  de  serrurerie  qu’il  a faites 


aud.  château 54**  i5" 

Somme  de  ce  chapitre 2 5 0 5^1  3*  nd 


HÔTEL  ROYAL  DES  INVALIDES. 

MENUISERIE. 

3 novembre  : à Laurens  Rociierois,  menuisier,  pour 
son  payement  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits 
pour  les  modelles  en  bois  pour  la  grande  église  de  l’hôtel 
roval  dos  Invalides,  depuis  1701  jusqu’en  1700.  288** 

SERRURERIE. 

3 novembre  : à Thomas  Valleran  et  Pierre  Roger, 
serruriers,  à compte  des  vitraux  do  fer  qu’ils  ont  faits 

pour  la  grande  église  des  Invalides 1000** 

A Pierre  Roger,  serrurier,  pour  les  ouvrages  de  ser- 
rurerie qu’il  a faits  au  dôme  de  ladite  église  en  1700  et 

1701 291 N 5S  9d 

A Denis  Caffin  et  Thomas  Vali.f.ren,  serruriers,  par- 
fait payement  de  2333*1  4S,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’ils  ont  faits  pour  les  échafauds  de  la 


grande  église  des  Invalides 33  **  4’ 

Somme  de  ce  chapitre 1 3a4**  9*  9d 


PEINTURE. 

26  octobre -3  novembre  : à Miciiu,  peintre,  sur  les 
ouvrages  de  peinture  sur  verre  qu’il  fait  pour  les  grands 
vitraux  de  la  grande  église  des  Invalides  (2  p.).  Gool* 
22  juin -3  novembre  : au  sr  Delafosse,  peintre,  à 
compte  des  ouvrages  de  peinture  qu’il  fait  à la  grande 
calotte  du  grand  dôme  et  aux  quatre  panaches  de  lad. 

église  (3  p.) 9000*1 

A Jouvenet,  peintre,  sur  les  douze  apostres  qu’il  peint 

dans  la  grande  voûte  de  lad.  église  (3p.) 85oo** 

A Boulogne  l’aîné,  autre,  sur  les  ouvrages  de  pein- 
ture aux  deux  chapelles  Saint-Ambroise  et  Saint-Jérôme 

et  ailleurs  (3  p.) 85oott 

A Louis  Boulogne  le  jeune,  sur  la  peinture  qu’il  fait 
à la  chapelle  Saint-Augustin  et  autres  endroits  de  lad. 

église  (8p.) Gooo** 

A Corneille,  peintre,  sur  la  peinture  qu’il  fait  à la 

chapelle  Saint-Grégoire  et  autres  endroits  de  lad.  église 

(3  p.) Gooo** 

22  juin  : au  s1'  Coypel  père,  peintre,  sur  V Assomption 
de  la  Vierge  qu’il  peint  au-dessous  de  l’arcade  proche  le 

maître  autel 1000** 

26  octobre-3  novembre  : à Claude  Audran,  peintre, 

à compte  des  ornemens  de  testes  qu’il  fait  aux  chapelles 

de  lad.  église  (a  p.) 35oo*1 

3 novembre  1705  : â Petit,  peintre,  parfait  payement 
de  571**,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  grosse  peinture 
qu’il  a faits  dans  lad.  église  pendant  1701  et  1702.  . 

82 lit 

Somme  de  ce  chapitre 4 34 21 H 

DORURE. 

2G  octobre-3  novembre  : à Guillaume  Desauziers, 
doreur,  pour  la  dorure  qu’il  a fait  aux  deux  chapelles  de 
Saint-Ambroise  et  Saint-Augustin,  à lad.  église  des  Inva- 


lides (2p.) 5ooo** 

A Josse  Tristan,  doreur,  sur  la  dorure  qu’il  fait  à la 
chapelle  Saint-Jérôme  de  lad.  église  (2  p.).  . . . AoooH 
Somme  de  ce  chapitre 9500*1 


SCULPTURE. 

i3  avril- 2 6 octobre  : â Nicolas  Coustou,  sculpteur, 
à compte  d’une  ligure  en  marbre  qu’il  fait  pour  le  por- 
tail de  lad.  église,  représentant  saint  Louis  (3  p.).... 

3ooo** 

A Antoine  Coysevox,  sculpteur,  à compte  d’une  ligure 
en  marbre  représentant  saint  Charlemagne,  qu’il  faitpour 
lad.  église  (3  p.) 2000** 
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3 novembre  ijo5  : à la  veuve  et  héritiers  du  sr  Spin- 
gola  , sculpteur,  parfait  payement  de  5oott,  à quoy  monte 
la  médaille  en  pierre  représentant  le  roy  Pépin  et  la 

mosaïque  qu’il  a fait  à lad,  église iooti 

À eux,  parfait  payement  de  5oott,  à quoy  monte  l’ou- 
vrage qu’il  a fait  sur  une  figure  en  pierre  représentant 

un  ange  dans  lad.  église . i oott 

Somme  de  ce  chapitre 520ott 

DIVERSES  DÉPENSES. 

ao  janvier  170/1-3  novembre  1700  : aux  ouvriers  qui 
ont  travaillé,  à la  journée  du  Roy,  depuis  le  mois  d’octobre 
1703  jusqu’au  mois  d’octobre  1705  (6  p.).  36q8tt  17’ 
3 novembre  1705  : au  nommé  Fleury,  pour  avoir 
servi  de  modelle  aux  ouvrages  de  lad.  église  pendant  les 


années  170/1  et  170.5 1 75^ 

Somme  de  ce  chapitre 3878^  175 
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MAÇONNERIE. 

3 février-21  décembre  : à Jacques  Varignon,  entre- 
preneur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a 
faits  aux  Maisons  Royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy 


à Paris,  en  1708  et  170/1  (11  p.) 6700+* 

8-22  juin  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  palais  du  Lu- 
xembourg en  170/1  (2  p.) 1200^ 

2 mars  : à la  veuve  Forcoy,  fontainier,  pour  les  ou- 
vrages extraordinaires  quelle  a fait  faire  par  augmenta- 
tion au  jardin  des  Thuilleries  en  1702 qo11 

A elle,  pour  l’entretien  des  bassins  et  des  conduites 

de  décharge  dud.  jardin  en  1708  (2  p.) 200^ 

Somme  de  ce  chapitre 81 90tt 


SABLE. 

3 février- 7 décembre  : aux  nommez  Ledreux  et  Le 
Tellier,  mariniers,  à compte  du  sable  de  rivière  qu’ils 
ont  fourni  pour  le  jardin  des  Thuilleries  (7  p.).  i5oott 

charpenterie. 

16  mars- 20  juillet  : à Jean-Jacques  Aubert,  char- 
pentier, pour  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits 
aux  Maisons  Royalles  et  maisons  apartenantes  au  Roy  à 
Paris,  pendant  les  six  derniers  mois  1708  (3p.).... 
i35ott ;od 

28  septembre- 21  décembre  : à luy,  à compte  de  ses 


ouvrages  pendant  170/1  (4  p.) 2000^ 

Somme  de  ce  chapitre 335oN  10d 


COUVERTURE. 

3 février -16  mars  : à Gilles  Charuel,  couvreur,  par- 
fait payement  de  2800+*  17%  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  couverture  qu'il  a faits  aux  Maisons  Royalles  et  mai- 
sons apartenantes  au  Roy  à Paris,  en  1702  (3p.).... 

968^  17“ 

1 1 may-  21  décembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 

pendant  Tannée  170,8  (4  p.) 2800^ 

A luy,  à compte  des  ouvrages  de  couverture  qu’il  a 
faits  au  château  de  Vincennes  en  1703  et  1704  (7  p.). 

2900tt 

3 février  : à la  veuve  et  héritiers  de  Noël  Martin, 
couvreur,  sur  les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  aux 


Gobelins  et  au  château  de  Vincennes 3oott 

17  aoust-23  novembre  : à Jacques  Armet,  couvreur, 
sur  ses  ouvrages  auxd.  Maisons  Royalles  à Paris,  en  1701 

(2  p.) 45o« 

Somme  de  ce  chapitre 74i8tt  17" 


MENUISERIE. 

3 février- 26  octobre  : à Laurens  Rochebois,  menui- 
sier, à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits 
auxd.  Maisons  Royalles  en  1702  et  1703  (11  p.).  .... 
3200tt 

8 juin -2.3  novembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  a 
faits  au  palais  de  Luxembourg  en  170/1  (5  p.)..  2291^ 

7 décembre  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour 

le  feu  d’artifice  de  Marly 217+^19* 

3 février-20  juillet  : à Louis  Marteau,  menuisier, 
parfait  payement  de  8798^  1 1 s 9“,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  balanciers  du  Roi 
et  autres  Maisons  Royalles  en  1701,  1702  et  pendant  les 
six  premiers  mois  1703  (4  p.) 1 898++  111  9d 

3o  mars- 3 aoust  : à luy,  pour  les  ouvragés  de  me- 
nuiserie qu’il  a fait  pour  les  pieds  des  Globes  de  Marly 
(5  p.) 2069^ 

8-22  juin  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  au  palais 
du  Luxembourg  (2p.) 684tt 

8 juin-3i  décembre  : à Jean-François  L’Echaudelle , 
menuisier,  sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits 
auxd.  Maisons  Royalles  en  1701,  1702  et  1703  (5  p.) 
n5ott 

a3  novembre:  à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  a faits  tant 

au  palais  de  Luxembourg  qu’au  feu  d’artifice  de  Marly 
et  de  Meudon  pendant  la  présente  année.  . 2 2itt  8S  6d 

8 juin  : à Jean  Justine,  menuisier,  pour  les  ouvrages 
de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  écuries  du  Roy  et  à celles 
de  Monseigneur  pendant  1702 i55tt  6d 
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7 décembre  : à Simon  Gillot,  menuisier,  parfait 
payement  de  353tt  9*  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de  Vincennes  pen- 
dant les  années  1702  et  1703 i53tt  9*  6d 

7 décembre  : à Philbert,  menuisier,  pour  les  ouvrages 

de  menuiserie  qu’il  a faits  au  palais  de  Luxembourg  en 
1 70A As 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . i2i32H  3’  3d 

SERRURERIE. 

16  mars- 16  décembre  : à Pierre  Lucas,  serrurier, 
sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons 
Royalles  en  1700,  1701,  1702  et  1703  (6  p.).  1200^ 

17  aoust  : à La  Vigne,  serrurier,  à compte  des  ou- 

vrages de  serrurerie  qu'il  a faits  au  grand  modèle  de 
Notre-Dame  en  1700  et  1701 200tt 

23  novembre.:  à André  Guyot,  serrurier,  pour  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aux  quatre  poulies 
des  Globes  de  Marly 5 7+t 

3 février- 28  septembre  : à François  Caffin,  serru- 
rier, sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  auxditcs 
Maisons  Royalles  en  1703  et  170A i8oott 

3o  mars- 21  décembre  : à luy,  sur  les  armatures  de 
fer  qu’il  fait  pour  les  pieds  des  Globes  de  Marly  (8  p.). 
q8ooh 

8 juin- 26  octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 


au  palais  de  Luxembourg  (5  p.) 1 7 A 1 ^ 33  6d 

Somme  de  ce  chapitre 7798N  3S  6d 


VITRERIE. 

17  février  - 7 décembre  : à Charles-François  Jacquet, 
vitrier,  pour  l’entretien  des  vitres  du  château  de  Vin- 
eennes,  du  Jardin  royal  des  plantes  et  des  Gobelins,  pen- 
dant les  trois  derniers  quartiers  1703  et  le  premier 
1 70A  (S  p.) 760^ 

22  juin- 17  aoust  : à luy,  parfait  payement  de  7 1 5tt 
1 is  9'1,  à quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations  de  vi- 
trerie auxd.  Maisons  Royalles,  outre  son  entretien,  pen- 
dant 1700  et  1701  (2  p.) 285tt  1 1 s gd 

7 décembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages  pendant 

1702  et  1708 200^ 

3 février-  28  novembre  : à la  veuve  Janson  et  Antoine 
Janson,  son  fils,  vitriers,  pour  l’entretien  des  vitres  du 
palais  de  Luxembourg  pendant  les  trois  derniers  quar- 
tiers 1703  et  le  premier  170/1  (A  p.) 3oott 

8 juin -6  juillet  : à eux,  à compte  des  ouvrages  de 

vitrerie  qu’ils  font  aud.  palais  (3  p.) 5oott 

i mars- 7 décembre  : à elle,  pour  1 entretien  du  châ- 
teau de  Madrid,  la  Savonnerie,  l’orangerie  du  Roule, 


la  maison  des  cignes , la  maison  occupée  par  M.  le  comte 
de  Grajiont,  M.  Félibien,  la  Samaritaine  et  l’Observa- 
toire, pendant  l’année  1703  et  les  trois  premiers  mois 
170A  (3  p.) üoo*1 

16  mars-  26  octobre  : à elle,  pour  l’entretien  des 

vitres  du  Louvre,  Garde-meuble  de  la  couronne,  hôtel 
de  Grammont  et  magasin  des  marbres,  pendant  les  neuf 
derniers  mois  1702  et  l'année  1703  (3  p.) 35ott 

3 février -1 A septembre  : à Jean  Gombault  et  à sa 
veuve,  parfait  payement  de  2 82ott  19’  g11  qui  leur  sont 
dus,  sçavoir  : 760**  pour  l’entretien  des  vitres  du  cou- 
vent des  Capucines,  des  grandes  et  petites  écuries,  écu- 
ries de  Monseigneur,  le  palais  des  Thuilleries,  pendant 
les  trois  derniers  mois  1701  et  l’année  entière  1702,  et 
2070^  19’  gd  pour  les  ouvrages  qu’ils  ont  faits  au  delà 
desd.  entretiens  pendant  1700,  1701,  1702  et  1708 
(3  P-) io7otti939‘1 

6 juillet- 21  décembre  : aud.  Gombault,  pour  l’en- 
tretien des  vitres  du  palais  des  Thuilleries,  dépendances 
et  maison  rue  des  Orties,  de  la  galleric  du  Louvre,  des 
grandes  et  petites  écuries  du  Roy,  de  Monseigneur  et  de 
leurs  dépendances,  des  maisons  où  logent  Mrs  de  Con- 
cis, le  s1'  Dupuis,  l’orangerie  des  Thuilleries,  l’Impri- 
merie royalle,  la  Bibliothèque  et  le  couvent  des  Capu- 
cines pendant  l’année  dernière  (2  p.) i23oH 

6-21  décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a faits 
auxd.  Maisons  Royalles,  outre  son  entretien,  pendant 

1702  (2  p.).  . Aoptt  G‘  Ad 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 5 5 9 5 ^ 17’  iod 

PLOMBERIE. 

3 février  : à Jacques  Lucas,  plombier,  sur  les  ouvrages 
de  plomberie  qu’il  a faits  aux  Maisons  Royalles  et  maisons 
apartenanles  au  Roy  à Paris  pendant  les  années  dernières 
Goott 

PAVÉ. 

17  février- 2 mars  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur  les 

ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  auxd.  Maisons  Royalles  pen- 
dant l’année  1702  (2  p.) Goott 

8 juin- 17  aoust  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  pavé 
qu’il  a faits  au  palais  de  Luxembourg  pendant  la  pré- 
sente année  1 70 A (3  p.) . . < 1677^  3S  c)d 

Somme  de  ce  chapitre 2177**  3*  9d 

peinture. 

17  février  : au  sr  Cassinat,  peintre,  sur  les  ouvrages 
de  peinture  qu’il  a fait  à rétablir  les  tableaux  de  la  gal- 
lerie  de  Rubens  au  palais  de  Luxembourg,  pendant  les 
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six  derniers  mois  1702  cl  les  quatre  premiers  3703.  . 

i5ott 

ih  septembre  : à Bertin,  autre,  à compte  des  figures 
et  vases  qu'il  dessigne  dans  le  parc  de  Versailles.  3oott 
2 1 décembre  : à Meusnier,  peintre,  pour  les  ouvrages 
de  peinture  et  desseins  qu’il  a faits  pour  les  modèles  des 
Napes  de  la  rivière  du  château  de  Marly 21/d1 

2 mars  : à Claude  Audran,  autre,  pour  la  dépense 

qu’il  a fait  pour  restaurer  les  tableaux  aux  Gobelins  de 
la  Tenture  indienne,  en  1703 103 

7 décembre  : au  sr  Halle,  autre,  pour  deux  tableaux 
qu’il  a faits  et  posez  à la  Ménagerie  en  1702 . . . 5oott 

3 aoust  : à Poërson,  peintre,  pour  deux  tableaux 
qu’il  a faits  et  qui  ont  esté  posez  à l’apartemenl  de  Ma- 
dame la  duchesse  de  Bourgogne  à la  Ménagerie,  en  1 700 
îooott 

2 3 novembre  : à Stiémart,  autre,  pour  trois  copies  du 
portrait  du  Roy,  dont  deux  en  pied  d’après  l’original 
du  sr  Rigault,  qu’il  a fait  et  livré  pour  le  service  de  S.  M. 
85ott 

8 juin  : à Joubeiit,  peintre  en  miniature,  à compte  des 

desseins  de  plantes  rares  qu’il  a peint  en  miniature  pen- 
dant l’année  dernière  pour  estre  insérez  dans  les  livres 
du  Cabinet  du  Roy 800+* 

fi  juillet -2 3 novembre  : à Jean-Baptiste  Fontenay, 
peintre,  pour  deux  tableaux  qu’il  a faits  pour  la  chambre 

du  Roy  au  palais  de  Trianon  (2  p.) iooott 

\h  septembre  : au  sr  Allegrain,  peintre,  à compte 
de  quatre  tableaux  qu’il  a faits  à la  Ménagerie  dans  l'anti- 
chambre de  l’aparlement  d’esté boo11 

17  février- 8 juin  : à Thomas  Petit,  peintre,  pour  les 
toiles  et  couleurs  qu’il  a fourni  pour  le  service  du  Roy 
aux  Gobelins , en  1 703  et  1 70/1  (2p.)...  887 N 3 3 6d 
8 juin- 22  décembre  : à luy,  pour  les  peintures  d’im- 
pression qu’il  a fait  au  palais  de  Luxembourg  et  autres 
endroits  des  Maisons  Royalles  à Paris,  en  1702,  3703 

et  3 70/1  (4  p.) gSo+t 

8 juin  : à Le  Moyne,  peintre,  pour  les  ouvrages  d’im- 
pression de  peinture  qu’il  a fait  au  grand  modèle  de 

l’autel  Notre-Dame,  en  1703 îbo11 

2.5  may  : à Dufaux,  doreur,  pour  la  réparation  de 
dorure  qu’il  a fait  à la  bordure  du  portrait  du  Roy  d’Es- 
pagne, peint  par  le  sr  Rigault  en  1702 56*+ 

Somme  de  ce  chapitre 7627++  1 3 5 6d 

• ‘ i 

SCULPTURE. 

3 février- 23  novembre  : à Antoine  Coisvox,  sculp- 


teur, à compte  de  quatre  groupes  qu’il  fait  en  marbre 
pour  la  rivière  de  Marly,  représenlans  la  Marne,  la  Seyne, 

Neptune  et  Amphitrite  (5p.) /j  5oo^ 

17  aoust-iâ  septembre  : aux  nommez  Hardy,  Gar- 
nier et  Le  Lorain,  sculpteurs,  parfait  payement  de  7918*+, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  sculpture  en  plomb  qu’ils 

ont  fait  pour  la  cascade  de  Trianon  (.2  p.) 1 1 3 8^ 

37  aoust:  au  s1'  Flamen,  sculpteur,  sur  un  groupe  de 
marbre  qu’il  fait  pour  la  pièce  d’eau  des  Napes  du  jar- 
din de  Marly,  représenlans  des  Nimphes,  enfans  et  attri- 
buts  5oott 

A Hubtrelle,  sculpteur,  sur  un  groupe  pour  le  même 
endroit,  représentant  des  Nimphes,  enfans  et  attributs. 
5oo++ 

16  mars- 21  décembre  : à Mazière,  autre,  parfait 

payement  de  io5o++,  à quoy  monte  un  vase  de  marbre 
qu’il  a fait  poür  Marly  (2  p.) 260++ 

A Pierre  Granier,  sculpteur,  parfait  payement  de 

io5o+*  pour  un  vase  idem  (2  p.).  nboN 

3 février  : à Corneille  Vancleve,  autre,  pour  deux 
figures  d’anges  de  bronze  qu’il  fait  pour  la  chapelle  de 

Meudon.  . 5oott 

3 février  : à luy,  pour  les  modèles  des  figures  de 
Bachus  et  Ariadne,  pour  Marly 391+* 

17  aoust  : â luy,  à compte  d’un  groupe  qu’il  fait  en 

marbre  à la  pièce  d’eau  des  Nappes  du  jardin  de  Marly, 
représentant  la  Loire,  enfants  et  attributs 8oo++ 

G juillet- 16  aoust  : à luy,  Flamen,  de  Dieu,  Le 
Pautre,  Lorrain  et  Lapierre,  sculpteurs,  parfait  paye- 
ment de  1 1 760+1,  à quoy  montent  doux  groupes  de  Tri- 
ions, coquilles  et  masques,  qu’ils  ont  faits  en  plomb  au 

bas  de  la  rivière  de  Marly  (2p.) âefiott 

22  juin  : à Tiiuby  et  Cordier,  sculpteurs,  pour  les 
armes  du  Roy  enrichies  de  trophées,  qu’ils  ont  sculpté 
au-dessus  de  la  grande  porte  des  Gobelins,  en  octobre 

17 o3 i5o++ 

3 février- 23  novembre  : à Nicolas  Coustou,  sculp- 
teur, sur  deux  groupes  de  Chasseurs  qu’il  fait  en  marbre 

pour  le  jardin  de  Marly  (h  p.) 2600++ 

3 février  : à luy,  pour  les  modèles  de  figures  de  Ver- 

lumne  et  Pomone 4 09+1 

37  aoust  : à luy,  sur  un  groupe  qu’il  fait  en  marbre 
à la  pièce  d’eau  des  Napes  du  jardin  de  Marly,  repré- 
sentant la  Seine,  enfants  et  attributs 500+* 

8 juin  - 26  octobre  : à Vigier  , sculpteur,  parfait  paye- 
ment de  95ott,.  à quoy  monte  un  vase  qu’il  a fait  en 

marbre  pour  Marly  (2  p.) 35o+* 

8 juin -26  octobre  : à Guyot,  autre,  parfait  payement 


1073 


ANNÉE  17  04.  — MAISONS  ROYALES. 


1074 


de  y5ott  pour  un  vase  en  marbre  qu’il  a fait  pour  la 

cascade  du  château  de  Marly  (2  p.) 35ott 

29  juin  : à Taupin,  Bellan,  Le  Goupil,  Dugoulon, 
Jollivet,  Lalande,  Armand,  Montean  et  Guyot,  sculp- 
teurs, pour  les  ouvrages  de  sculpture  en  bois  qu’ils  ont 
faits  et  posez  dans  les  pavillons  des  Globes  de  Marly,  en 

170.3 85ott 

3 février- 28  septembre  : à Armand  et  Monteant, 
sculpteurs,  pour  un  piédestal  qu’ils  font  en  marbre  pour 
la  figure  d 'Attalante  qui  doit  être  placée  dans  le  jardin 

de  Marly  (4  p.) noo* 

2 5 may  : à eux,  pour  le  sciage  des  tranches  de  marbre 

fait  au  sujet  dud.  piédestal 17’  6 

9 3 novembre  : à eux , pour  deux  pieds  de  marbre  faits 
pour  les  vases  du  bassin  des  persées  (sic) , à Marly.  200^ 
3 février  - 2 1 décembre  : à Robert,  mouleur,  à compte 
des  moules  qu’il  fait  des  quatre  groupes  de  la  rivière  de 

Marly,  faits  par  le  sr  Coisvox  (8  p.) 17^°^ 

96  octobre  : à luy,  pour  les  creux  et  moulages  du 

piédestal  des  Globes  de  Marly 34ott 

3 février- 21  décembre  : à Langlois,  sculpteur,  à 
compte  des  moules  qu’il  fait  des  deux  groupes  de  Chas- 
seurs du  jardin  de  Marly,  du  sr  Coüstou  (5p.)...  760^ 
6 juillet-  26  octobre  : à Le  Pautre,  sculpteur,  à compte 
de  la  figure  d' Attalante  qu’il  a fait  en  marbre  pour  Marly 
(9  p.) Goott 

17  février- G juillet  : à Jean  Taupin,  fondeur,  acompte 
des  ouvrages  de  fonte  qu’il  a fournis  pendant  l’année 

dernière  (9  p.)..  3oott 

17  février  - 1 h septembre:  à Lefebvre,  sculpteur,  à 
compte  de  deux  figures  qu’il  a fait  en  marbre  pour  le 
jardin  de  Trianon,  représentons  Apollon  e t Diane  (2  p.) 

6oott 

17  février-7  décembre  : à Jacques  Desjardins,  fon- 
deur, à compte  des  cinq  colonnes  de  bronze  qu’il  fait 

pour  les  Globes  de  Marly  (9  p.) 55ooti 

26  octobre  : à Slodtz,  sculpteur,  à compte  de  la  ligure 
d 'Annibal  qu’il  fait  en  marbre  pour  Versailles.  . . 200tt 
a mars- 6 juillet  : à Coustou,  Spingola  et  Hardy, 
sculpteurs,  parfait  payement  de  3aâoott,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  sculpture  en  plomb  de  deux  groupes  de 
bergers  et  de  bergères,  d’enfans  et  de  sphinx,  qu’ils  ont 
faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (3p.)  71  oott 
9 mars  : aux  nommez  Spingola,  Hardy  et  Thierry, 
sculpteurs,  pour  le  sciage  qu’ils  ont  fait  des  tranches  de 
marbre  blanc  provenant  des  blocs  qui  leur  ont  esté  déli- 
vrez pour  les  monstres  de  la  rivière  de  Marly.  10’ 
6-7  juillet  : à eux,  parfait  payement  de  ioooott,  â 

comptes  des  batiments.  — IV. 


quoy  montent  les  trois  monstres  de  marbre  qu’ils  ont 

faits  pour  lad.  rivière  (2  p.) 2000^ 

8 juin  : aud.  Spingola,  pour  les  journées  qu’il  a esté 
employé  à mouler,  modeler  et  dessiner  pour  le  service 

du  Roy,  en  1701  et  1702 2t4tt  i5s 

20  juillet- 91  décembre  : aud.  Spingola,  à Poirier  et 
Hardy,  sculpteurs,  sur  les  enfans  et  rochers  qu’ils  font 
en  plomb  pour  le  nouveau  bassin  du  bosquet  du  château 
de  Marly  opposé  à celui  des  Carpes  (8  p.). . . . ioooott 
26  octobre- 7 décembre  : à eux,  sur  la  sculpture 
qu’ils  font  en  marbre  aux  bassins  des  Bains  d’Apollon, 

du  jardin  de  Versailles  (3  p.) 4ooott 

2 mars  : aux  nommez  Jouvenet  et  François,  sculp- 
teurs, pour  le  sciage  des  trenches  de  marbre  au  sujet 
de  deux  vases  qu’ils  ont  faits  pour  le  château  de  Marly. 

9ltt  19s  9'1 

8 juin  : aud.  Jouvenet,  pour  un  vase  qu’il  a fait  pour 


la  cascade  de  Marly i5ott 

8 juin  : aud.  François,  pour  idem i5ott 


6 juillet  : aux  nommez  Poirier  , Poultier  , Desjardins, 
Guyot,  Thierry,  Le  Moyne  , GranieTi  et  Voiriot,  sculpteurs , 
parfait  payement  de  556ott,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  sculpture  en  plomb  qu’ils  ont  faits  et  posez  en  la  ligne 
circulaire  de  la  grande  pièce  d’eau  du  bas  de  la  rivière 


de  Marly,  en  1703 60" 

Somme  de  ce  chapitre 53 1 7 2 5 31' 


ouvrages  de  cuivre  et  de  bronze. 

17  lévrier-7  décembre  : au  nomme  Ladoireau,  or- 
fèvre, à compte  de  six  colonnes  de  bronze  et  de  deux 
grands  pieds  qu’il  fait  pour  porter  les  Globes  de  Marly 

(5p.)... 3ooott 

17  février- 17  aoust  : à luy,  sur  dix-huit  trophées  de 
bronze  doré  qu’il  a faits  et  posez  dans  la  grande  gallerie 
du  côté  du  midi,  au  château  de  Versailles  (4  p.).  5ooo" 
17  février-7  décembre  : a Vinache,  sculpteur  et  ton- 
deur, à compte  des  pieds  de  bronze  qu’il  lait  pour  les 

Globes  de  Marly  (9  p.) 44 00^ 

23  novembre  - 7 décembre  : à luy,  sur  les  cinq  masques 
de  bronze  qu’il  fait  pour  les  Bains  d’Apollon,  à Versailles 

(2  p.) 900,t 

3 février-7  décembre  : à Sautray,  fondeur,  à compte 
des  cinq  colonnes  et  cercles  qu’il  fait  pour  les  Globes  de 

Marly  (9p.) 6oooH 

. 16  mars -7  décembre  : au  sr  Butterfield,  à compte 
du  travail  et  conduite  qu’il  prend  pour  les  cercles  des 

Globes  de  Marly  (2p.) 1 1 Go11  1 1 ’ 

7 décembre  : au  s‘  Defer,  géographe,  pour  les  livres 

68 
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et  caries  qu’il  a fournis  pour  les  pavillons  des  Globes  de 

Marly 180* 

2 mars  : à la  veuve  Royer,  fondeur,  pour  les  ouvrages 
de  cuivre  et  robinets  qu’elle  a fournis  pour  le  service  du 
Roy  en  1702  et  1703 70^  G 

Somme  de  ce  chapitre 207 10N  î” 

MARBRERIE. 

8 juin -21  décembre  : à Claude  Tarlet,  marbrier,  à 
compte  du  sciage  des  trenches  de  marbre  provenans  des 
ouvrages  qu’il  a faits  pour  le  service  du  Roy  à Marly  en 

1703  (5p.) ,5o0tt 

22  juin  : à luv,  pour  les  voitures  et  journées  d’ouvriers 
qu’il  a employé  à la  démolition  du  pavé  de  marbre  de 

la  terrasse  de  Luxembourg 482N 

8 juin -26  octobre  : à François  Cuvillier,  marbrier, 
pour  le  sciage  des  tranches  de  marbre  provenans  des  ou- 
vrages qu’il  a faits  à Marly  en  1703  (4  p.).  go6tt  1*  1 id 
Somme  de  ce  chapitre  ....  2888^  i*  nd 

diverses  dépenses. 

7-21  décembre  : au  sr  Jaillot,  à compte  des  livres, 
cartes  de  géographie  et  estampes  qu’il  a fournis  pour  les 

pavillons  et  Globes  de  Marly  (2p.) 89.0^  4* 

21  décembre  : au  sr  de  la  Hire  le  fils,  pour  la  dépense 
qu’il  a faite  pour  remplir  le  onzième  panneau  de  lambry 

des  pavillons  des  Globes  de  Marly 4 9 5 1* 

Au  sr  Gosse,  artilïicier,  pour  l’artiffice  qu’il  a fourni 

au  magasin  de  Paris 1 98^ 

A Jean  de  Lanoüe,  autre,  pour  rarlitïîce  qu’il  a fourni 

aud.  magasin  en  1704 a3GH 

2 mars  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien 
qu’il  a fait  des  horloges  du  palais  des  Thuilleries,  de 
la  maison  des  Gobelins  et  de  la  Savonnerie,  en  1703.  . 

57 H 

2 mars- 1 4 septembre  : à Orsé,  taillandier,  pour 
avoir  racommodé  les  binards  du  magasin,  les  bandages 
de  roues  et  autres  fers  qu’il  a fourni  pour  les  tombereaux 
et  brouettes  du  jardin  des  Thuilleries  en  1704  (2  p.). . 

1 6oH  g5 

2 mars  : à Olivrel,  cbaron,  pour  avoir  racommodé 

les  binards  du  magasin 48tt  ios 

Aux  commissaires  des  pauvres  de  la  paroisse  Saint-Sui- 
pice,  pour  la  taxe  des  pauvres  du  palais  de  Luxembourg. 

5oH 

Au  sr  Chardon,  procureur  au  Parlement  de  Paris., 
pour  le  travail  qu’il  a fait  en  1703  pour  l’examen  de 
plusieurs  pièces  de  discussion  concernans  les  rembour- 
sëmens  d’héritages  acquis  an  nom  du  Roy 5oott 


1 1 may  : au  sr  Duchastellier  , pour  la  dépense  qu’il 
a faite  au  sujet  des  carpes  que  le  Roy  a fait  venir  des  châ- 
teaux de  Chansenets  et  Desmarest A 3 g+t  5* 

Au  s1'  Dorhay,  dessinateur,  pour  les  voyages  et  dépenses 
qu’il  a fait  à Fontainebleau,  tant  pour  lever  les  plans 

qu’à  les  dessiner,  pendant  1702  et  1703 8oott 

2 5 may  : au  Commissaire  des  pauvres  de  la  parroisse 
Saint-Roch,  pour  la  taxe  des  pauvres  de  l’hôtel  de  Van- 
dôme  et  des  maisons  aparlenantes  à S.  M.  sur  lad.  par- 
roisse, pendant  l’année  1703 7811 

8 juin  : au  sr  Rarrère,  concierge  du  palais  du  Luxem- 
bourg, pour  les  dépenses  et  fournitures  qu’il  a fait  pour 
mettre  en  couleur  et  faire  frotter  les  apartemens  et  gal- 

leries  dud.  palais 290^ 

1 7 aoust  : à sa  veuve,  pour  les  susd.  travaux  et  four- 
nitures faites  pour  led.  palais Sqô*1  2* 

8 juin-26  octobre  : aux  sri  Le  Pautre,  Hivet,  Car- 
lier  et  Aubert,  dessinateurs,  pour  les  voyages^qu’ils  ont 
faits  pour  le  service  du  Roy  pendant  les  six  derniers 

mois  1703  et  les  six  premiers  1704  (3p.) 673^ 

23  novembre  : aud.  sr  Le  Pautre,  pour  ce  qu’il  a payé 
au  sujet  des  cartes  géographiques  pour  les  Globes  de 

Marly i5itti2a6d 

8 juin- 3 aoust  : à Maubois,  tourneur,  pour  les  mo- 
dèles de  bois  qu’il  a faits  pour  servir  aux  Globes  de 

Marly  (2p.) 214^10* 

22  juin  : au  sr  de  la  Hire,  mathématicien,  pour  les 
dépenses  qu’il  a fait  au  sujet  desd.  Globes 333tt 

20  juillet  : à Jean-Raptiste  Roussy,  charon,  pour  les 

tombereaux  et  brouettes  qu’il  a fourni  pour  les  jardins 
des  Thuilleries  en  1 704 88^ 

17  aoust  : au  sr  Rrion,  marchand,  pour  1002  aunes 
de  toile  qu’il  a fourni  pour  le  manège  du  palais  de 

Luxembourg 1 102lt  4S 

8 novembre  : à Rarthélemy  Ronne.au,  voiturier,  pour 
plusieurs  voilures  qu’il  a fait  pour  le  service  du  Roy  de 

Paris  à Marly,  en  1703  et  1704 1043^5* 

7 décembre  : au  sr  Cominet,  marchand,  pour  du  galon 
d’or  qu’il  a fourni  pour  les  cartes  géographiques  desd. 
Globes  de  Marly 63ittns 

21  décembre  : à Philippes  Le  Roux,  voiturier,  pour- 

la  voiture  des  décorations  et  équipages  du  feu  d’artifice 
de  Marly 2 5oH 

16  mars-23  novembre  : au  sr  Rhunault,  inspecteur 
à Vincennes,  pour  ses  apoinlemens  des  deux  derniers 
mois  1703  et  des  trois  premiers  quartiers  1704  (5  p.). 
837H  ,ios 

17  aoust  : à luy,  pour  empêcher  les  vaches  d’endom- 
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mager  les  bois  et  taillis  du  parc  de  Vincennes,  pendant 


les  six  premiers  mois  î 706 i5o** 

Somme  de  ce  chapitre 10616**  2“  6d 


GRAVEURES. 

2 mars  : au  sr  Roussel,  graveur,  1 oo**  par  gralifica-  j 
tion,  pour  les  4o  sols  par  marc  sur  66  marcs  de  jetions  j 
d’argent  qu’il  a frappé  pour  les  Bâtimens  en  1706,  et 

78**  pour  les  carrez 170** 

7 décembre  : à Montbard,  graveur,  pour  les  livres 
d’estampes  qu’il  a fournis  pour  les  pavillons  des  Globes  de  ■ 

Marly 354** 

Somme  de  ce  chapitre .629** 

RAMONAGES  DE  CHEMINEES. 

a5  may  : à Jean  Yaris,  ramonneur,  pour  les  chemi- 
nées qu’il  a ramonnées  auxd.  Maisons  Royalles  pendant 

1 703 , . 1 o5**  1 3 10 

26  septembre  : à Jean  Padelain,  autre,  pour  les  che- 
minées qu’il  a ramonnées  pendant  les  six  premiers  mois 

1 rj  oh 34**  1 0s 

Somme  de  ce  chapitre i4o**  38  iod 

VUIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

17  février- 28  septembre  : à François  Lejeune,  vui-  j 
dangeur,  parfait  payement  de  1096**  i6s  8'1,  à quoy 
montent  les  vuidanges  qu’il  a faites  aux  Maisons  Royalles, 
à Paris,  pendant  l’année  170.3  (3  p.)  . . . 696*1  1 65  8'1 

GLACES  AU  TAIN. 

u3  novembre  : au  sr  Guymont  et  C‘e,  de  la  manufac-  | 
ture  des  glaces,  pour  les  glaces  qu’ils  ont  livré  pour  le  ; 
service  du  Roy  aud.  Maisons  Royalles,  pendant  les  neuf  \ 
premiers  mois  1704 5482**  is7d  | 

JOURNÉES  D’OUVRIERS  A PARIS. 

3 février-  22  juin  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé,  à la 
journée  du  Roy,  au  département  de  Paris,  pour  les  deux 

Globes  de  Marly  (1 1 p.) i4gn**9s8d 

17  février -21  décembre  : à ceux  du  département  de 

Paris  (21  p.) 6087**  ios  6d 

17  février- 3 aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  à divers 

menus  ouvrages  (2p.) 12  3**  i6s 

17  février- ai  décembre:  au  sr  Dorbay,  dessinateur, 
pour  ses  journées  des  trois  derniers  mois  1708  et  des 

dix  premiers  170/1  (11  p.) ngi1* 

3 mars  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  les  glacières 
du  palais  des  Thuilleries 202**  108 


2-16  mars  : à ceux  qui  ont  travaillé  au  grand  autel 

de  Notre-Dame  (2  p.) 522**  4S  6d 

9 mars  : à ceux  qui  ont  travaillé  au  Cours  de  Vin- 
cennes   2 4 o**  1 os 

30  mars- 21  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  aux 
tableaux  du  palais  du  Luxembourg  (16  p.).  . 4076**  3* 

i3  avril  : à ceux  qui  ont  travaillé  à éteindre  le  feu  au 
palais  des  Thuilleries,  le  16  mars  1704.  . . 25g**  38  3d 
i3  avril-21  décembre:  à ceux  qui  ont  travaillé  au 

jardin  des  Thuilleries  (9  p.) 3i2i**  i3s  6d 

22  juin  : à ceux  qui  ont  restauré  la  sculpture  du  palais 

des  Thuilleries  gâtée  par  le  feu 3 10** 

1 7 aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  dans  les  magasins 

267**  ios 

À ceux  qui  ont  travaillé  aux  deux  tableaux  qui  doi- 
vent servir  de  desseins  aux  portières  des  Renommées.  . . 
J 228** 

31  aoust- 28  septembre:  à ceux  qui  ont  travaillé  au 

modelle  des  Bains  d’Apollon  (2  p.) 768**  io8 

28  septembre- 26  octobre:  à ceux  qui  ont  travaillé 

aux  feux  d’artifice  de  Meudon  et  de  Marly  (2  p.) 

554» 1 5* 

28  septembre  : à ceux  qui  ont  rétabli  les  offices  et 
cuisines  de  Madame  la  duchesse  de  Bourgogne  , au  Louvre 
565«  io*  4d 

Somme  de  ce  chapitre 3342  7**  5“  g'1 

GOBELINS  ET  LA  SAVONNERIE. 

20  janvier- 21  décembre  : à Jans,  sur  la  tapisserie 

qu’il  a fait  eu  haute  lisse  des  tentures  de  Jules  Romain, 
Raphaël,  et  Indienne,  depuis  le  mois  d’octobre  1702 
(11p.) 18000** 

21  juin  : à luy,  pour  sa  pension  des  années  1701  et 

1702 3oo** 

20  janvier- 21  décembre  : à Lefebvre,  sur  les  tapis- 
series qu’il  a fait  en  haute  lisse  des  tentures  de  Jules 
Romain,  Raphaël,  Gallcrie  de  Saint-Cloud  et  Indienne 

(9P-) ; /•  »6oott 

21  juin  : à luy,  pour  sa  pension  desd.  années  1701  et 

1702 3 0 o** 

20  janvier- 7 décembre  : à Delacroix  père,  à compte 
des  ouvrages  de  tapisserie  qu’il  fait  en  basse  lisse 

(9  P ) • 56o°H 

21  juin:  à luy,  pour  sa  pension  desd.  années  1701  et 

1^02 3 00** 

20  janvier -23  novembre  : à Delacroix  fils,  à 
compte  des  ouvrages  de  tapisserie  qu’il  fait  en  basse  lisse 
1 (6  p.) 3o75» 
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A Souët,  à compte  des  mêmes  ouvrages  (6  p.).  3076** 
A Lafraye,  à compte  des  mêmes  ouvrages  (6p.)... 

3o75tt 

21  janvier- 7 décembre  : à Leblond,  à compte  de  ses 
ouvrages  de  tapisserie  en  basse  lisse  (7p.)....  4 100** 
90  janvier- 7 décembre  : à Pierre  Merielle,  mar- 
chand, pour  les  soyes  rondelettes  qu’il  a fourni  aux  Go- 
belins  pendant  l’année  1 703  (9  p.).  , . . . . 435g**  1 5" 
20  janvier:  à Pierre  Michel,  autre,  pour  les  laynes 
qu’il  a fourni  aux  Gobelins  pendant  les  trois  derniers 

mois  1702 1017**  17*  6d 

3o  mars-7  décembre  : à luy,  pour  celles  qu’il  a fourni 

pendant  l’année  1703  (12  p.) ht 1 7 is  î11 

20  janvier- 23  novembre  : à Kerchove,  teinturier, 
pour  la  teinture  desd.  layne  et  soye  qu’il  a fait  pendant 

l’année  1703  (8  p.) 2io4**  19“  8d 

20  janvier -7  décembre  : au  sr  Mathieux,  inspecteur, 
pour  ses  apointemens  de  l’année  1708  et  des  six  premiers 

mois  1704  (6  p.) 1800** 

20  janvier  : à luy,  pour  les  menues  dépenses  qu’il  a 

fait  pendant  les  trois  derniers  mois  1703 4g  1** 

20  janvier- 7 décembre  : au  sr  Cozette,  concierge, 
pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois  1702,  de 
l’année  1703  et  des  trois  premiers  mois  1704  (6  p.).  . 

2700** 

A luy,  pour  les  menues  dépenses  qu’il  a fait  pendant 
les  trois  derniers  mois  de  l’année  1702  et  l’année  1703 

(4  p.) ioo4**  19’ 

A Yvart,  peintre,  pour  ses  apointemens  des  trois  der- 
niers mois  1702,  de  l’année  1703  et  des  trois  premiers 

mois  1704  (0  p.) 225o'* 

A luy,  pour  les  menues  dépenses  qu’il  a fait  pendant 
le  deuxième  quartier  de  1702  et  l’année  1703  (4  p.)  . 

2 4 1 5* 

Au  sr  Nivard,  chapelain,  pour  ses  apointemens  du 
dernier  quartier  1702,  de  l’année  1708  et  du  pre- 
mier quartier  1704  (6  p.) 750** 

A Nivelon,  dessinateur,  pour  ses  apointemens  pendant 

le  même  temps  (6p.) 1 5 5 o+t 

20  janvier- 28  septembre:  à Galliot,  jardinier,  pour 
ses  apointemens  de  l’année  1703  et  des  trois  premiers 

mois  1704  (5  p.) 5oo** 

28  septembre- 26  octobre:  à luy,  à compte  du  net- 
toyement  qu’il  fait  des  canaux  du  jardin  des  Gobelins 

(2  p.) 4oott 

20  janvier- 7 décembre  : à Saint-Léger,  portier,  pour 
ses  apointemens  du  dernier  quartier  1702,  de  l’année 

1703  et  du  premier  quartier  1704  (6  p.) 45o** 

20  janvier- 38  septembre  : à Lunague,  chirurgien, 


pour  ses  apointemens  de  l’année  1703  et  du  premier 

quartier  1704  (5  p.) 5oo** 

3 fév;\a  -2i  décembre  : à Dupont,  tapissier,  pour  les 
ouvrages  de  tapisserie  qu’il  a faits  à la  Savonnerie  depuis 

l’année  1701  (8  p.) 24oo** 

3 février  -7  décembre  : à de  la  Tour,  tapissier  aux 
Gobelins,  sur  quatre  pièces  de  tapisserie  en  basse  lisse 

représentons  les  Quatre  Eléments  (12  p.) 2000** 

3 février- 23  novembre:  au  sr  Commynet,  marchand, 
sur  l’or  filé  qu’il  a fourni  pour  les  ouvrages  de  tapisserie 
pendant  1703  et  1704  (6  p.) 2826** 

2 mars  : aux  ouvriers  qui  ont  restauré  les  tableaux  de 

Rabesques  de  Raphaël  et  desseins  des  portières  qui  ser- 
vent pour  les  tapissiers 286** 

26  may  : au  sr  Grassin  de  Dongères,  chapelain  de  la 
Savonnerie,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  1703. 

6o** 

8 juin- 28  septembre  : à la  veuve  Bailly,  portière  de 
la  Savonnerie,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  1 708 
et  des  six  premiers  1704,  y compris  3o**  pour  le  soin 
qu’elle  a eu  de  blanchir  les  linges  de  la  chapelle  dud. 

lieu  pendant  l’année  1703  (2  p.) 33o** 

22  juin  : à Anguier,  peintre  d’ornemens  travaillant 
aux  Gobelins,  pour  sa  pension  des  années  1701  et  1702 

4oo** 

A Jean  Leclerc,  dessinateur  et  graveur,  travaillant  à 
lad.  manufacture,  pour  sa  pension  desd.  années.  . 600** 
A Jean-Baptiste  Fontenay,  peintre-fleuriste , pour  idem 

4oo** 

Aux  srs  Coisvox,  Leclerc,  Coustou  et  Corneille,  pour 
le  soin  et  la  conduite  qu’ils  ont  eu  de  l’Académie  des 
Gobelins,  poser  le  modelle  et  instruire  les  élèves  pen- 
dant led.  temps - 6oo** 

A Jans  le  fils,  tapissier,  pour  sa  pension  desd.  années 
1701  et  1 702 2oott 

3 aoust  : à Louis  Monnet,  pour  les  cordes  qu’il  a 

fourni  pour  monter  des  métiers  aux  Gobelins  en  îqoh. 
54**i3’ 

3i  aoust- ai  décembre:  aux  peintres  qui  ont  tra- 
vaillé aux  tableaux  qui  doivent  servir  de  desseins  pour 

la  petite  tenture  des  Métamorphoses  d’Ovide  (3  p.).  . . . 

1 090*1  1 o' 

26  octobre  : aux  Révérends  Pères  Minimes  de  la  Place 
Royalle,  pour  avoir  dit  la  messe  à la  Savonnerie  en  1 704 

9°* 

Somme  de  ce  chapitre  ....  83355*1  0’  31’ 
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ACADÉMIES  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  PARIS. 

3 février- a6  octobre  : aux  s”  de  Cotte,  architecte 
ordinaire,  Bullet,  de  l’Isle,  Garriel,  Gobert,  Lambert, 
Le  Maistre,  de  la  Hire,  Félibien  et  Prévost,  archi- 
tectes, pour  les  Conférences  à lad.  Académie  pendant 
les  six  derniers  mois  1703  et  les  six  premiers  170 A 

(4p.) 536i« 

9 mars -1 4 septembre  : au  sr  Bouvignon,  pour  les 
menues  dépenses  qu’il  a fait  pour  l’Académie  d’architec- 
ture pendant  l’année  1703  (9  p.) 3i6rt 

17  aoust'7  décembre  : au  sr  Coustou,  en  l’absence 
du  sr  Houasse,  trésorier  de  l’Académie  de  peinture  et 
de  sculpture,  pour  l’entretien  de  lad.  académie  pendant 

l’année  1708  (9  p.) 3ooott 

17  aoust  : au  sr  Fossier  l’ainé,  portier  des  antiques 
de  l’Academie  de  peinture  et  sculpture  établie  au  Louvre, 
pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  170g  et  de 


l’année  1708 675^ 

Somme  de  ce  chapitre 9-352^ 


ACADÉMIES  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  et  ARCHITECTURE  DE  ROME. 

G janvier-99  juin  : au  s1'  Duclos,  banquier  à Paris, 
ayant  l’ordre  du  sr  Claude  Gosset,  banquier  à Rome, 
pour  ce  qu’il  a payé  au  sr  Houasse,  pour  employer  aux 
dépenses  de  l’Académie  royalle  d’architecture,  peinture 
et  sculpture  qui  y est  entretenue  par  ordre  et  pour  le 
service  de  S.  M.,  y compris  le  change  et  frais  de  com- 
mission (g  p.) iao5ott 

29  juin  : au  sr  Antoine  fils,  cy-devant  élève  de  l’Aca- 
démie d’architecture  de  Rome,  parfait  payement  de  5oott 
à luy  accordez  par  le  Roy  pour  son  retour  de  Rome  en 

France 200^ 

ior  septembre  : au  sr  Poerson,  peintre,  iooott  qui 
luy  ont  esté  accordez  par  le  Roy  pour  les  frais  du  voyage 
qu’il  va  faire  à Rome  par  ordre  et  pour  le  service  de 
S.  M.,  et  noott  pour  les  frais  du  voyage  des  pension- 
naires qui  vont  avec  luy  à l’Académie  royalle  d’architec- 
ture, peinture  et  sculpture,  dont  5oott  pour  le  sr  Jacques 
Hardouin,  200tt  pour  Philippe-Thomas  Blanchard,  20ott 
pour  Jean-Baptiste  Nattier,  et  200^  pour  Pierre  Ville- 

neuve 2600^ 

1G  novembre  : au  sr  Houasse,  1000^  qui  luy  ont  esté 
accordez  par  S.  M.  pour  les  frais  de  son  voyage  et  retour 

de  Rome  à Paris iooott 

Somme  de  ce  chapitre 


LOYERS  DE  MAISONS. 

G janvier-20  avril  : à la  veuve  du  sr  Puteaux,  pour 
une  année  du  loyer  d’une  maison  à elle  apartenante, 
occupée  par  les  magasins  du  Roy  à Meudon  (2  p.).  . . 

5oott 

26  janvier  : à Guéridon,  gentilhomme  anglois,  offi- 
cier de  la  revne  d’Angleterre,  pour  le  loyer  de  la  maison 
qu’il  a occupée  à Saint-Germain  pendant  l’année  1703. 

i8ott 

A Jacques  Bourkart,  Suisse  à la  garde  d’une  nou- 
velle porte  de  Conflans-Sainle-IIonnorine,  pour  le  loyer 
du  logement  qu’il  a occupé  pendant  l’année  1703.  45tt 
A la  veuve  Bellier,  jardinière  du  parterre  en  gazon 
au  château  de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  son  loyer 

de  lad.  année  1703 i5o^ 

A François  Coustillier,  jardinier  du  \ al,  pour  idem. 

200tt 

A Louis  Garnier,  jardinier  à Marly,  pour  idem.  i5ofi 
Au  sr  Moreau,  inspecteur  au  château  de  Versailles, 

pour  idem 100^ 

A Louis  de  la  Lande,  jardinier  de  l’orangerie  de  Saint- 

Germain-en-Laye  , pour  idem 1 5ott 

6 janvier-3  aoust  : â Jean  Holard,  laboureur  à Trapes, 
pour  le  loyer  de  la  maison  dont  il  est  locataire,  occupée 
par  le  sr  Parisot,  inspecteur  à Trapes,  pendant  les  six 
derniers  mois  1708  et  les  six  premiers  1704  (2  p.).  . . 

23ott 

G janvier  : au  sr  Legoux,  inspecteur  â Saclay,  pour 
le  loyer  de  son  logement  pendant  l’année  1 703.  . 1 oo^ 
Au  sr  Laguipière,  inspecteur  à La  Chapelle,  pour  idem 

ioott 

Au  sr  Martin,  garde  au  Perray,  pour  une  année  de 

loyer  de  son  logement,  échue  à la  Saint-Martin  dernière. 

4oft 

A Marie  Quequet,  fermier  de  la  grande  ferme  du 

Perray,  pour  une  année  du  loyer  du  sr  Jusiel,  inspecteur. 

, 5ott 

Aux  s"  Boiirgault  et  Matis,  arpenteurs,  pour  le  loyer 
de  la  maison  qu’ils  ont  occupée  â Versailles  en  170.3.  . 

2 4 O'tt 

Au  sr  Jacques  Tripier,  chirurgien  des  Bâtimens  â 
Marly,  pour  le  loyer  de  son  logement  dans  le  village  de 

Marly  pendant  l’année  1703 1 Go11 

A Jean  Le  Camus,  garçon  fontainier,  pour  le  loyer  du 
logement  qu’il  a occupé  à Marly  pendant  les  neuf  der- 
niers mois  1703 • • 3ot! 

A Louis  Baccari,  dit  Dilligent,  invalide  à Marly, 
pour  le  loyer  de  son  logement  pendant  1703.  ...  4olk 
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A Julien  Chevillard,  fontainier  à Meudon,  pour  le 

loyer  du  logement  qu’il  a occupé  à Meudon iaott 

A Haute-Campagne,  garçon  fontainier,  pour  idem.  4oN 

A Jean  Fiat,  autre,  pour  idem 4ott 

A Jean-François  Chevillard,  autre,  pour  idem.  4ort 

A Louis  Fiat  le  jeune,  pour  idem 4oN 

A Léonnard  Mimpon,  dit  La  Roche,  garçon  fontainier 
à Marlv,  pour  le  loyer  de  son  logement  à Marly  en 

1703 4o+t 

A Dubourg,  dit  La  Montagne,  compagnon  fontainier 

à Marly,  pour  idem 4ott 

A Henri  Chapelain,  garçon  fontainier  à Marly,  idem. 

>.  4o't 

A Joseph  Loiseleur  , autre  compagnon  fontainier,  pour 
idem Aott 

3 février  : à Claude  Bouchardon,  garçon  fontainier, 

pour  son  loyer  des  neuf  derniers  mois  1708 3ott 

A Henry  Boutoille,  garde  de  l’étang  de  Lucienne, 

pour  son  loyer  de  l’année  1703 ioott 

2 mars  : au  sr  Cailleteau,  dit  L’Assurance,  architecte 
et  dessinateur,  pour  le  loyer  de  son  logement  et  bureau 
qu’il  a occupé  à Paris  avec  les  autres  dessinateurs  et 

commis 4oott 

g mars  : au  sr  Chevalier  Houel,  pour  une  année 
de  deux  maisons  à luy  apartenantes,  sçizes  à la  Halle- 
Barbier,  occupées  par  les  Mousquetaires 36ott 

4 mav  : à la  veuve  de  Barthélemy  Laurens,  garçon 

fontainier  à Marly,  pour  le  loyer  de  son  logement  des 
six  premiers  mois  1703 20N 

8 juin  : à Gilles  Roussel,  pour  une  année  du  loyer 
d’une  grange  servant  de  magasin  pour  les  planches  des- 
tinées aux  réparations  des  ponts  de  bois  des  routes  de  la 

forest  de  Compiègne 1 5tt  As 

20  juillet  : à la  dame  des  Pointis,  veuve  du  sr  Gau- 
dais  , pour  le  loyer  des  fossez  de  son  château  nommé  Le 
Pont,  occupez  par  les  eaux  qui  viennent  de  l’étang  de 
Lucienne  à la  Machine  pour  fournir  aux  pompes  des 

puisards  de  my-coste,  pendant  une  année 6oH 

1 7 aoust  : à la  dame  de  Poutrincourt,  pour  six  mois 
du  loyer  de  sa  maison,  écurie  et  manège,  occupez  par 

la  grande  écurie  du  Roy,  à Paris 3o5ott 

Somme  de  ce  chapitre 6g3ott  A5 

MONSEAUX. 

16  mars  : à Louis  Dudain,  maçon,  parfait  payement 
de  234tt5s  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  et  répara- 
tions de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  1703  tant  aux 


brèches  du  parc  qu’au  château  de  Monceau  et  la  Capi- 
tainerie d’iceluy i34t*  5S  6d 

20  juillet  : à luy,  sur  les  ouvrages  et  réparations  de 
maçonnerie  qu’il  a faits  aud.  château  pendant  les  six 

premiers  mois  17 o'i 200tt 

16  mars- 20  juillet  : à Pierre  Fouillet,  couvreur, 
pour  l'entretien  des  couvertures  pendant  les  six  derniers 

mois  1703  et  les  six  premiers  1704  (2  p.) 35ott 

A Simon  Desaint,  serrurier,  pour  l’entretien  de  la 
serrurerie  pendant  les  six  derniers  mois  1703  et  les  six 

premiers  1704  (2  p.) i20tt 

16  mars  : à luy,  pour  ouvrages,  outre  led.  entretien, 

pendant  1703 n3H  1 8S  3d 

1 3 mars  : à la  veuve  Gavelle  , serrurier,  pour  ou- 
vrages de  serrurerie  pendant  les  six  premiers  mois  1704, 

outre  l’entretien *7tt956d 

A Nicolas  Presson,  vitrier,  pour  ouvrages  de  vitrerie 

au  château  de  Monceaux  pendant  les  années  1701  et 

1 702 65^  1 1 s 5 d 

20  juillet  : à François  Petit,  menuisier,  pour  répa- 
rations de  menuiserie  pendant  les  six  premiers  mois 

1704 37tt  1 o‘ 

A Thomas  Coranson,  terrassier,  pour  les  ouvrages  de 
terrasse  qu’il  a faits  au  château  pendant  led.  temps.  . . . 

45Hi5*6d 

Somme  de  ce  chapitre 99^  1qS  2d 

JARDIN  DU  ROY  A TOULON. 

8 juin  : à Honnoré  Bertaude,  maître  jardinier  à 
Toulon,  pour  son  remboursement  de  ce  qu’il  a payé 
pour  les  réparations  des  bàlimens  et  dud.  jardin,  en  1703 
et  1704 ioott 

FONDS  LIBELLEZ. 

6 janvier  : à M.  l’archevesque  de  Rouen,  pour  une 
année,  eschue  le  3i  décembre  dernier,  du  loyer  de  deux 
maisons  sçizes  rue  Vivien  à Paris,  à luy  apartenantes, 

occupées  par  la  bibliothèque  de  S.  M 5ooott 

Au  sr  Deville,  sçavoir  : 6ooott  par  gratification,  en 
considération  du  soin  qu’il  a pris  de  la  Machine  de  la 
rivière  de  Seyne  pendant  l’année  1703,  et  6ooott  de 
pension  extraordinaire  qui  luy  a esté  accordée  par  Sa 

Majesté  pendant  lad.  année i20ooti 

A Jean  Massagatti  et  Palmarin  Palmarini,  anciens 
gondolliers  vénitiens,  par  gratification,  en  considération 
du  service  qu’ils  ont  rendu  sur  le  Canal  de  Versailles 
pendant  1703 8oott 
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Au  sr  Soulaigrë,  concierge  du  château  vieux  de 
Saint-Germain-en-Laye,  âoott  pour  son  remboursement 
des  dépenses  qu’il  a fait  pour  faire  nettoyer  les  aparte- 
mens  et  cours  dud.  château  pendant  l’année  1703.  . . . 

h 0 0^ 

Au  sr  curé  de  Marly,  sçavoir  : 2iott  pour  la  nonjouis- 
sance,  pendant  1703,  de  76  arpens  de  pré  compris  dans 
le  fonds  de  Marly,  et  A 7 A tt  5S  pour  la  nonjouissance, 
pendant  lad.  année,  de  la  dixme  des  terres  labou- 
rables de  lad.  cure,  que  lé  Roy  a fait  planter  en  bois, 
compris  la  dixme  du  troupeau  du  Trou  d’Enfer .... 

(38P  5’ 

Au  sr  Morlet,  par  gratification,  en  considération  du 
soin  qu’il  a pris  des  plants  d’arbres  des  jardins  et  ave- 
nues des  Maisons  Royalles  pendant  l’année  1703 

2000N 

Au  sr  Ballon  fils,  par  gratification  pendant  l’année 
1703,  en  considération  des  services  que  feu  son  père  a 
rendus  dans  les  jardins  et  avenues  des  Maisons  Royalles. 

îoooN 

A la  veuve  du  sr  Jourdan,  cy-devant  inspecteur  dans 
les  bâtimens  et  jardins  du  château  de  Versailles,  pour 
la  pension  que  le  Roy  lui  a accordée  pendant  1703,  en 
considération  des  services  que  led.  deflunt  a rendus  en 

lad.  qualité 3oott 

A la  veuve  d’OuiviER  Fleurant,  cy-devant  jardinier  de 
Trianon,  par  gratification  ordinaire  pendant  l’année 
170.3,  pour  lui  donner  moyen  de  subsister  avec  ses  en- 
fants  3oott 

Au  sr  prieur  curé  de  Croissy-la-Garenno  prez  de  Saint- 
Germain-en-Laye,  pour  son  indemnité,  pendant  1703, 
de  la  nonjouissance  des  dixmes  sur  les  terres  acquises 

au  nom  de  S.  M.  dans  lad.  paroisse 375** 

Au  nommé  CiiÂtillon,  jardinier  de  l’orangerie  du 
château  de  Fontainebleau,  par  gratification,  en  considé- 
ration du  soin  qu’il  a eu  des  orangers  de  S.  M.  pendant 

l’année  dernière  1703 k oott 

Au  sr  Gobert,  cy-devant  intendant  des  Bâtimens,  pour 
sa  pension  pendant  la  présente  année,  pour  luy  donner 

moyen  de  subsister  avec  sa  famille iboott 

8 juin  : aux  principal,  procureur  et  boursiers  du  col- 
lège de  Cambray,  pour  le  dédommagement,  pendant  l’an- 
née 1703,  de  leurs  baslitnens  qui  ont  esté  démolis  par 
ordre  du  Roy  pour  la  construction  du  Collège  de  France. 

1180^ 

10  juillet  : au  sr  Marigner,  3ooott  par  gratiffication 
ordinaire,  en  considération  du  travail  extraordinaire  qu’il 
a fait  pour  la  vérification  et  le  payement  des  vieilles 
debtes  des  bâtimens  des  Maisons  Royalles 3ooott 


Aux  officiers  de  Fontainebleau  cy-après  nommez,  par 
gratification,  en  considération  du  bon  état  de  leurs  en- 
tretiens pendant  1703,  sçavoir  : 

A la  veuve  Julien  Debray,  ayant  l’entretien  de  la 

moitié  du  grand  parterre  du  Tibre 3oott 

A Gaspard  Quinteau  de  Riciiemont,  ayant  l’autre 

moitié 3oo*t 

A Varin,  ayant  celuy  des  arbres  fruitiers 200^ 

A luy,  en  considération  de  l’augmentation  do  son  en- 
tretien  . . 12  0tt 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  l’entretien  du  jardin  de 

l’Etang iSo*1 

A Nivelon,  idem  du  jardin  du  Mai! îoott 

A Voltigeant,  idem  celui  des  baltcaux i5oH 

A Cousturier,  idem  celui  des  fontaines 200^ 

A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albret.. 

i5ott 

A Thierry,  idem  de  la  Ménagerie 6ott 

A Dernaux,  idem  de  la  cour  du  Cheval  blanc.  . iooH 
A Toulet,  idem  de  la  Surintendance  des  finances..  . . 

200ti 

A la  veuve  Lasalle,  idem  de  la  Surintendance  des 

Bâtimens 2 oott 

A Louis  Desbouts,  ayant  l’entretien  de  la  plus  grande 

partie  du  parc âoott 

A Pion,  avant  la  nourriture  des  cignes  et  carpes  du 

canal  et  des  étangs ioott 

Total 273ott 

uo  juillet  : aux  prostrés  de  la  Mission  établis  à Fon- 
tainebleau, pour  leur  subsistance  et  enlretennement 

pendant  les  six  premiers  mois  de  la  présente  année 

170/1 3ooott 

29  novembre  : à la  veuve  du  sr  Manessier,  trésorier 
général  des  Bâtimens,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a 
accordée  et  â ses  filles  pendant  la  présente  année  pour 

leur  donner  moyen  de  subsister Goo11 

2 décembre  : à Dominico  Cucci,  ébéniste  et  fondeur, 
pour  la  pension  qui  luy  a été  accordée  par  S.  M.  pen- 
dant la  présente  année 3oott 

19  décembre  : au  sr  Desgots,  contrôleur  général  des 
Bâtimens,  par  gratification,  en  considération  des  services 
qu’il  a rendu  dans  les  Bâtimens  pendant  la  présente 

année 2000** 

Au  sr  Desgodets,  architecte,  pour  ses  apointemens  en 

lad.  qualité  pendant  170/1 2000*' 

A Nicolas  Bailly,  peintre,  ayant  la  garde  des  tableaux 
du  Boy,  pour  idem i boott 
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Au  sr  Dufresny  de  Rivière,  dessinateur  des  jardins  du 

Roy,  pour  ses  gages  idem i 200** 

2 3 décembre  : aux  prestres  de  la  Mission  de  Fontai- 
nebleau, pour  leur  subsistance  pendant  les  six  derniers 
mois  170/1 3ooo** 

Somme  de  ce  chapitre 45269**  5' 

PÉPINIÈRES  ET  JARDINS  DES  MAISONS  ROY  ALLES. 


JARDINAGES. 

6 janvier-17  février  : à Chedeville,  parfait  payement 
de  990**  1 o9,  a quoy  montent  les  arbres  fruitiers  et  ma- 
ronniers  qu’il  a fournis  pour  les  jardins  des  Maisons 

l\oyalles(2  p.) 390**  ios 

6 janvier-17  lévrier  : à Vernier,  jardinier,  parfait 
payement  de  1528**,  à quoy  montent  les  oignons  de 
Heurs  qu’il  a fournis  pour  lesd.  jardins  (2  p.).  . . 528** 
6 janvier  : à Doynet,  pour  les  arbres  à fleurs  qu’il  a 

fournis  pour  lesd.  jardins 121**  169 

16  mars  : au  sr  Dadolle,  marchand  épicier,  pour  les 

oignons  de  fleurs  de  Provence  qu’il  a fournis  pour  lesd. 
jardins 34o**  i4s 

5 janvier  : à Jean  Lauret,  pour  22  septiers  1/2  de 

châteignes  qu’il  a fournis  pour  semer  en  pépinière 

2 67**  105 

6 janvier- 23  novembre  : à Michel  Laforest,  jardi- 

nier, parfait  payement  de  3465**  i59  g3,  à quoy  montent 
los  plantes  vivasses  qu’il  a fournies  pour  lesd.  jardins 
(i5  p.) 2 665**  1 5S gd 

aSscptembre:  à Foucroy,  jardinier,  pour  2000  grosses 
touffes  d’œillets  qu’il  a fourni  pour  le  jardin  de  Marly  à 

raison  de  29  chacun 200** 

6 janvier-17  aoust  : à Blanchet,  jardinier,  parfait 
pavement  de  2168**  199,  à quoy  monte  la  charmille  qu’il 
a levé  en  motte  dans  la  forest  de  Lions  pour  planter  en 

pépinière  à Versailles  ( 4 p.  ) 1 568**  1 gs 

i4  septembre  : à François,  jardinier,  sur  la  char- 
mille qu’il  a levé  en  motte  dans  des  mannes  et  qu’il  a 

voituré  au  jardin  de  Marly 200** 

6 janvier-21  décembre  : à Dolot,  jardinier,  à compte 
des  spées  de  charmille  et  des  ormes  qu’il  lève  en  motte 
et  qu’il  voiture  au  jardin  de  Trianon  (8  p. ). . . . 435o** 
1 3 avril  : à luy,  pour  l’entretien  de  la  fermeture 
d’échalats  des  dix  remises  à gibier  du  grand  parc,  pen- 
dant les  six  premiers  mois  1703 260** 

6 juiHet-7  décembre  : à Rigollet,  jardinier,  sur  les 


spées  de  charmille  et  d’ormes  qu’il  a levé  en  motte  dans 


les  pépinières  de  Versailles  (A  p.) 730** 

Somme  de  ce  chapitre 1 1698**  49  gd 

LABOURS. 


6 janvier-28  septembre  : à Rémy  Janson,  jardinier, 
parfait  payement  de  6A39**  i49  2d,  à quoy  monte  le  der- 
nier labour  qu’il  a fait  aux  pépinières  de  Versailles  en 
1703  (12  p.) 533g**  1 A9  2d 

12  octobre- 21  décembre  : à luy,  pour  le  premier 

labour  qu’il  a fait  auxd.  pépinières  pendant  la  présente 
année  (5p.) 2122**  1 7“  4d 

Somme  de  ce  chapitre 7662*1  1 is  6d 

FUMIER. 

17  février  : à Estienne  Hubins,  terrassier,  parfait 
payement  de  33oo**  29,  à quoy  montent  les  terres  d’égout 
qu’il  a porté  dans  les  carrez  de  la  pépinière  du  Roulle 
en  1703 2û3**  2 9 

13  avril-26  octobre  : à luy,  sur  lesd.  terres  d’égout 

qu’il  porte  dans  lesd.  carrez  pendant  la  présente  année 
(4p.) 4oo** 

3o  mars-22  juin  : à Henry  Butteau,  voiturier,  parfait 
payement  de  35o**,  à quoy  monte  le  grand  fumier  qu’il 
a voituré  aux  pépinières  de  Versailles  en  1703  (2  p.). 
25oh 

26  oclobre-7  décembre  : à luy,  à compte  du  grand 
fumier  qu’il  voiture  (2p.) 2o5** 

17  aoust  : à Havard,  voiturier,  à compte  du  grand 
fumier  qu’il  fournit  à la  pépinière  du  Roulle.  . . . 100** 
Somme  de  ce  chapitre 11 58**  2" 

mannequins. 

17  aoust  : à Cordelette,  vannier,  pour  les  manne- 
quins qu’il  a fournis  à la  pépinière  du  Roulle.  . . 228** 

3o  mars-27  avril  : à Hendrecy,  vannier,  pour  les 
mânes  d’ozier  qu’il  a fourni  pour  la  pépinèrre  du  Roulle 
(2  p.) 358« 

16  mars  : à Malherbe,  vannier,  parfait  payement  de 

1 2 3o+*  39,  à quoy  montent  les  mânes  d’ozier  qu’il  a fourni 
à la  pépinière  du  Roulle  en  1702  et  1703.  . . . 3o**35 
Somme  de  ce  chapitre 6i6**39 

POTS  DE  TERRE. 

6 janvier  : au  sr  Marcelins,  pour  600  pots  de  terre 
qu’il  a fournis  à la  pépinière  du  Roulle  en  1703 . . 48** 

OUVRIERS  DES  PEPINIERES. 

6 janvier-2  1 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé, 
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à la  journée  du  Roy,  au  jardin  de  la  pépinière  du  Roulle 
depuis  le  2.5  novembre  î 70.3  jusqu’au  8 novembre  170 4 

(a3  p.) . AgiA^  125 

A ceux  qui  ont  travaillé  et  veillé  à la  conservation  des 
plants  d’arbres  des  avenues,  pépinières  et  parcs  de  Ver- 
sailles (a3  p.) ai. 27^  10’ 

6 janvier- 9 3 novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  à 
lever  en  motte,  voiturer  et  planter  des  bois  blancs  et 
plantes  vivasses  dans  les  avenues  des  environs  de  Ver- 
sailles (g  p.). . 2295^  123  Gd 

6 janvier  : à ceux  qui  ont  loué  les  terres  occupées  par 
les  pépinières  du  Roy,  pour  leur  loyer  pendant  l’année 

dernière  1703 4o5rt  103 

1 3 avril-2 1 décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  dans 

les  pépinières  (16  p.) i8/iitt  îo’B'1 

1 1 may-6  juillet:  à. ceux  qui  ont  fourni  des  gérofllées 
doubles  pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles  ( A p.). . . 

36A3tt  1 is 

Somme  de  ce  chapitre  ....  16228^  63  2d 

MENUISERIE. 

16  mars- 1 A septembre  : à Béguins,  menuisier,  pour 

les  caisses  qu’il  a fait  pour  les  orangers  de  la  pépinière 
du  Roulle  (2p.)..... 33oH  ios 

17  aoust  : à Rogeux,  marchand,  pour  les  planches  de 

batteau  qu’il  a fourni  à lad.  pépinière  pour  racomoder 
les  caisses  d’orangers  qui  sont  venus  de  Meudon  à lad. 
pépinière 83H 

Somme  de  ce  chapitre 4 1 3tt  1 o3 

CHÂTEAU  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 


maçonnerie. 

20  janvier- 20  avril  : à la  veuve  Jacques  Barbier, 
maçon , parfait  payement  de  567 6*1  6”  6d,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Saint-Germain  en  1702  et  1703 

(A  p.)  1076^ 65 6d 

1 1 may-2  1 décembre  : à elle,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  la  présente  année  (i5  p.) 3325tt 

2 mars-26  octobre  : à Jean  Beauté,  maçon,  sur  les 
réparations  de  maçonnerie  qu’il  fait  aux  murs  de  clô- 
ture et  loges  des  Suisses  du  pourtour  de  la  forest  de 


Saint-Germain-en-Laye  (6p.) 900^ 

Somme  de  ce  chapitre 53oitt  6S  6d 


charpenterie. 

A may-iA  septembre  : à Jean-Jacques  Aubert,  char- 
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pentier,  sur  les  ouvrages  et  réparations  de  charpenterie 
qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Saint-Ger- 
main-en-Laye (2  p.  ) 3oott 

22  juin  : à luy,  pour  les  poteaux  qu’il  a posez  et  dé- 
posez pour  tendre  les  tapisseries  à la  Fesle-Dieu  dernière, 

à Saint-Germain-en-Laye 25ott 

2 1 décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  et  réparations 
de  charpenterie  aux  châteaux  de  Saint-Germain  pendant 
les  années  précédentes 26000*+ 

Somme  de  ce  chapitre.! 2555ott 

COUVERTURE. 

6 juilleL  : à Simon  Deschamps,  couvreur,  sur  les  ou- 
vrages et  réparations  de  couverture  qu’il  a faits , outre  son 
entretien  ordinaire,  aud.  château  de  Saint-Germain.  . . 
i5ot+ 

MENUISERIE. 

20  janvier-2 1 décembre  : à Jacques  Mirel,  menui- 
sier, à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  en 
la  dépendance  du  château  de  Saint-Germain  (2  p.).  . . 

Aoott 

16  mars-28  septembre  : à Michel  Dubois,  menui- 

sier, sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  en  la  dé- 


pendance dud.  château  (5  p.) 770*+ 

Somme  de  ce  chapitre..  . 11  70** 


SERRURERIE. 

90  janvier-23  novembre  : à Joseph  Rouiller,  serru- 
rier, à compte  des  ouvrages  et  réparations  de  serrurerie 
qu’il  a faits  en  la  dépendance  dud.  château  en  1703 
(8p.).. 192  o++ 

VITRERIE. 

20  janvier-7  décembre  : à Claude  Cossette,  vitrier, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits 
en  la  dépendance  des  châteaux  de  Saint-Germain-en- 
Laye  depuis  le  mois  de  décembre  1703  jusqu’au  mois 
d’octobre  170A  (11p.) 1 A3 A+t  i5s  5H 

plomberie. 

16  mars  : à Barthélémy  Moron,  plombier,  pour  les 
tables  et  luiaux  de  plomb  qu’il  a façonné  pour  la  con- 
struction du  réservoir  des  petites  écuries  de  Saint-Ger- 

| main-en-Laye 3o*+ 

! 27  avril  : à luy,  pour  26  toises  courantes  de  tuiaux  de 

grais  qu’il  a posé  aux  petites  écuries 117** 

; A Jacques  Lucas,  plombier,  pour  la  main  d’œuvre  du 

69 


ujpmarEniE  nationale. 
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plomb  en  table  qu’il  a livré  au  magasin  de  Saint-Ger- 


main, en  1708 58tt  ia’ 

Somme  de  ce  chapitre 2o5tt  ia5 


PEINTURE. 

2 mars-7  décembre  : à Louis  Poisson,  peintre,,  sur 
les  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits  au  château  de  Saint- 
Germain  (A  p.) 3A5tt 

PAVÉ. 

17  février- 21  décembre  : à Gilles  Deriaux,  paveur, 
sur  les  ouvrages  et  réparations  de  pavé  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  des  châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye 
(A  p.  ) . . 6oott 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

17  février  : à Charles  Brochard,  terrassier,  pour  les 
ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  et  le  fumier  qu’il  a 
fourni  dans  la  dépendance  du  jardin  du  Val,  en  1703  . . 
1 22tt  A* 

26  may  : à Jean  Canonville,  terrassier,  sur  les  régal- 
lemens  de  terre  qu’il  a fait  sur  la  terrasse  et  aux  allées 
du  petit  parc  dud.  château  de  Saint-Germain 6ott 

3-17  aoust  : à luy,  pour  les  éboulis  qu’il  a relevés  aux 
escarpemens  de  la  forest  de  Saint-Germain  (2  p.).  . . . 
a35tt 

20  avril  : à Denis  Pasquier,  jardinier,  pour  le  treil- 

lage qu’il  a fait  le  long  du  mur  de  terrasse  du  jardin 
du  Val ioott 

A may  : à François  Lavecuef,  dit  Duparc , jardinier 
du  château  neuf  de  Saint-Germain,  pour  le  fumier  de 
vache  qu’il  a livré  au  nouveau  jardin  du  château . . 5Att 

12  octobre  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier  du  Boulin- 
grin de  Saint-Germain,  pour  trois  plains  labours  qu’il  a 
donné  aux  plans  dud.  Boulingrin  pendant  170/1.  . 36tt 

21  décembre  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier  de 
l’orangerie  du  château  de  Saint- Germain,  pour  le  gros 
treillage  qu’il  a garni  d’épines  et  attaché  avec  de  l’ozier 
au  pourtour  du  Boulingrin  de  l’ancien  parterre..  . 36tt 

12  octobre  : à Louis  de  la  Lande,  de  Champiéreux, 
jardinier,  pour  ce  qu’il  a payé  pour  le  rétablissement  du 
mur  de  terrasse  qui  est  entre  les  jardins  bas  du  Boulin- 
grin du  château  neuf  de  Saint-Germain 3o*t 

20  janvier  : à René  Sarasin,  vigneron,  pour  le  labour 
qu’il  a fait  au  terrain  joignant  le  nouveau  clos  du  châ- 
teau neuf  de  Saint-Germain  pour  faire  un  petit  fruitier 
33tt 

8 juin-2  3 novembre  : à Jean  La  Perruque,  voiturier, 


pour  les  gravois  qu’il  enlève  dans  la  cour  des  cuisines  et 
qu’il  transporte  dans  des  trous  de  la  forest  (8  p.).  36Att 
Somme  de  ce  chapitre 1070^  A' 

DIVERSES  DÉPENSES. 

2 mars  : à Estienne  Langlois,  cordier,  parfait  paye- 
mentde  38gtt  1 As  gd,  à quoy  montent  les  cordages,  pelles, 
clouds,  hottes  et  autres  ustenciles  qu’il  a fournis  au  ma- 
gasin de  Saint-Germain i3gN  îA'g11 

20  avril  : à Jean  Varis,  ramonneur,  pour  3i5  che- 
minées qu’il  a ramonné  en  la  dépendance  des  châteaux  de 

Saint-Germain-en-Laye,  en  1700 1 1 ott  55 

A la  veuve  Fourcoy,  fontainier,  pour  le  mastic,  la 
ihérébantinc  et  raisiné  qu’elle  a livré  au  magasin.  1 1 o*1 
A Jean  La  Perruque,  voiturier,  pour  transport  des 
gravois  de  la  cour  des  Cuisines  à côté  de  la  route  des 

Loges 3ott 

A François  Gautier,  vuidangeur,  pour  la  vuidange  de 
deux  fosses  d’aysance  de  la  geolle  de  Saint-Germain-en- 

Laye..  53tt  6!  8l1 

1 1 may  : à Jean  Gautier,  charbonnier,  pour  22  muids 
de  charbon  qu’il  a livré  au  magasin,  à 3tt  io5  le  muid. 

77tt 

2 5 may  : à Claude  Garnier,  grenetier,  pour  quatre 
septiers  de  graine  d’herbe  de  bas  pré , qu’il  a livré  pour 
semer  sur  la  terrasse  du  petit  parc  de  Saint-Germain.  . 

2 

28  septembre  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour 


les  cheminées  qu’il  a ramonné 92^  i5s 

Somme  de  ce  chapitre . 63 7^  is  5d 


ENTRETIENS  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAVE. 

17  février  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l'entre- 
tien de  l’horloge  du  château  de  Saint-Germain  pendant 

1703 Aott 

A may  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier  de  l’orangerie 
de  Saint-Germain-en-Laye,  pour  le  chauffage  de  lad. 

orangerie  pendant  l’hyver  dernier 2 5oti 

11  may-iA  septembre  :à  luy,  pour  l’entretien  de  lad. 
orangerie  pendant  les  six  derniers  mois  1708  (2  p.).  . . 

700^ 

A la  veuve  Jean  de  la  Lande  , pour  l’entretien  du  grand 
parterre  en  broderie  pendant  le  même  temps  (2  p.).  . . 

675** 

A Louis  de  la  Lande, pour  celuy  du  Boulingrin  (2  p.). 

668tt  ios 

A la  veuve  Bellier,  pour  celuy  du  jardin  en  gazon 

( 2 p.) 820N 
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A François  Lavechef,  pour  eeluy  du  jardin  el  par-  | 

terre  du  château  neuf  (2  p.) 262*110’ 

A François  Coustillié,  pour  eeluy  du  pavillon  du  Val 

(9  p.) 2000** 

A Pierre  Goeren,  dit  La  Salle,  concierge  dud.  pavil- 
lon, pour  lesd.  six  derniers  mois  1708  (2p.)...  600** 

A Claude  Marais,  veuve  Patenostre,  concierge  du 

Chenil,  pour  idem  (2  p.) 90** 

A Pierre  Bertin,  concierge  du  château  neuf,  pour 

idem  ( 2 p.) 2 37h  io‘ 

A Antoine  Bazire,  concierge  de  la  petite  écurie , pour 

idem  (2  p.) 100*1 

A Soulaigre , concierge  du  château  vieux,  pour  l’en-  1 
tretien  de  l’horloge  pendant  led.  temps  (2  p.). . . i5o**  1 

Audit  Goeren,  portier  du  parc  de  Saint-Germain  ! 

(3  p.) 35o**  | 

A Cleremboust,  portier  du  grand  parterre  (2p.).... 

. 1 8o** 

A Estienne  Tréheüx,  concierge  de  la  Surintendance 

des  bâtimens,  pour  idem  (2  p.) 100** 

A Claude  Lefebvre,  concierge  de  la  maison  de  la 

Religion,  pour  idem  (a  p.) 100** 

A Simon  Descihmps,  pour  l’entretien  des  couvertures 

pendant  led.  temps  (2  p.) 5oo** 

A Jean  Le  Camus,  garçon  plombier,  pour  les  trois  der- 
niers mois  1703  et  les  trois  premiers  1706  (2  p.).... 

3oo** 

Somme  de  ce  chapitre 81 28**  ios 

JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

20  janvier-21  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  en  la  dépendance  des  châ- 
teaux de  Saint-Germain-en-Laye , à remplir  de  glace  les 
glacières  dud.  château  et  autres  ouvrages,  depuis  le  mois 
de  décembre  1703  jusqu’au  mois  de  novembre  1704 
(22  p.) 2054**  i5“  8d 

CHÂTEAU  DE  MARLY. 

MAÇONNERIE. 

i3  janvier -3  septembre  ; à Jacques  Mazière  et  Jac-  ; 
ques  Varignon,  parfait  payement  de  49319**  15  1 td,  à I 
quoy  montent  les  ouvrages  qu’ils  ont  laits,  tant  au  bâ- 
timent neuf,  aux  bassins  ronds  des  apartemens  verds 
qu’aux  bassins  des  carpes  et  autres  endroits  de  Marly 

(6  p.) ; 4o3ig**  t * 1 1 d 

37  janvier-21  septembre  : à eux,  sur  les  ouvrages  1 


de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  en  la  dépendance  du  châ- 
teau de  Marly  (10  p.) 8900** 

i5  février  : à eux,  pour  la  maçonnerie  qu’ils  ont  faite 
pour  l’augmentation  des  nouveaux  murs  du  parc  de  Marly 

1 5oo** 

21  septembre  : à eux,  pour  leurs  ouvrages  de  maçon- 
nerie à la  grande  cisterne  de  Marlv..  . ......  4ooo** 

9 novembre-  1 4 décembre  : audit  Mazière,  sur  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait  en  la  dépendance  du 

château  de  Marly  (3  p.) 1700** 

9 mars  : à Pierre  Bourlo,  tailleur  de  pierre,  parfait 
payement  de  445**,  à quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a 

faits  à la  rivière  de  Marly  en  1703 1 45** 

7 septembre  : à M.  Fagon,  premier  médecin  du  Roy, 
pour  ce  qu’il  a payé  pour  la  maçonnerie  du  mur  de  clô- 
ture du  parc  de  Marly  qui  demeure  mitoyen  à S.  M. , 
pour  la  moitié  dudit  mur  apartenant  au  Roy.  706**  i6s  id 
23  mars  : à Adrien  Boquet,  tailleur  de  pierre,  parfait 
payement  de  319**  i\  à quoy  montent  les  ravines  et  les 
trous  qu’il  a faits  dans  la  pierre  des  napes  de  la  rivière 

de  Marly 119**  1 5 

7 septembre -9  novembre  : à Denis  Anceau,  lontai- 
nier,  sur  les  conduites  de  grais  et  les  ouvrages  de  ci- 
ment qu’il  fait  en  plusieurs  endroits  de  la  dépendance 


de  Marly  (4  p.) 75o** 

Somme  de  ce  chapitre 58 1 3gtt  igs 


TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

27  janvier-21  septembre  : à Pierre  Desloriers,  ter- 
rassier, parfait  payement  de  345o**  5%  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  pour  les  glacis  de 

partie  de  l’allée  royalle  du  parc  de  Marly  (i5  p.) 

3 188**  5' 

20  avril:  à luy,  parfait  payement  de  2006**  1 2”  6d, 
à quoy  montent  la  glaise  et  le  sable  commun  qu’il  a voi- 
turé  et  façonné  au  bas  de  la  rivière  de  Marly.  4 06**  1 28  6'1 
29  juin- 1 4 décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
terrasse  qu’il  a fait  en  divers  endroits  de  la  dépendance 

du  château  (11p.) 1 9<45tt  16' 

3 juin- 10  aoust  : à luy  et  Morin,  pour  les  nou- 
velles routles  qu’ils  ont  deffriché  el  régallé  dans  l’aug- 
mentation du  parc  de  Marly  (3p.) io38**  105  6d 

25  janvier- 29  juin  : à Saint-Jean,  terrassier,  pour 
les  nouvelles  rouîtes  qu’il  a deffriché  et  régallé  pour 

l’augmentation  du  parc  de  Marly  (7  p.) 965**  2’ 

4- 18  may  : à Thuyau  , jardinier,  à compte  des  plants 
de  châteignier  qu’il  a fournis  pour  remplacer  ceux  qui 
étoient  morts  dans  les  bois  des  bosquets  de  Marly  (2  p.) 
25o** 

69. 
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15-29  juin  : à Pierre  Verdeneuil,  terrassier,  pour 
les  deffrichemens  et  régallemens  des  nouvelles  rouîtes  de 

l’augmentation  du  parc  de  Marly  (9p.) 464tt  8S 

t 4 décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  extraordinaires 
qu’il  a faits  dans  la  forest  de  Marly  en  1701,  1702  et 
1703 1 5oott 

9 mars-i5  juin  : aux  nommez  Cagnieux,  Perruque, 

Guyard  et  Fontaine,  terrassiers,  pour  le  deffrichement 
qu’ils  ont  fait  dans  les  nouvelles  routtes  de  l’augmenta- 
tion du  parc  de  Marly  (3  p.) 559**  ios 

27  janvier  - 10  aoust  : à Jean  Morin,  terrassier,  pour 
les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 
château  de  Marly  en  1703  et  1704  (3  p.). . . . 3i5tt  63 

10  février  : à Moreau,  terrassier,  pour  les  ouvrages  de 

terrasse  qu’il  a faits  au  château  de  Marly 129** 

9 mars- 29  juin  : à luy,  pour  le  deffrichement  qu’il 
a fait  des  nouvelles  routtes  de  l’augmentation  du  parc  de 

Marly  (5p.) 695**  8S 

27  janvier  : à Nicolas  Borienne,  jardinier,  pour  les 
ouvrages  de  gazon  qu’il  a faits  aux  deux  cotez  de  la  ri- 
vière de  Marly 29.3**  1 3S  1 od 

27  janvier-  1 4 décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de 
terrasse  et  de  jardinage  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 
château  de  Marly,  depuis  le  mois  de  novembre  1703  jus- 
qu’au mois  d’octobre  170 k (23  p.) 8367**  8S 

i5  juin-27  juillet  : à luy  et  Béguin,  pour  les  terres 
qu’ils  remuent  en  divers  endroits  du  jardin  de  Marly 

(4p.) 950^ 

24  février- 9 novembre  : à Charles  Amelot,  jardi- 
nier, pour  les  journées  de  portier  qu’il  a employés  à 
garder  les  portes  des  bosquets  et  de  la  rivière  de  Marly, 

pendant  le  séjour  que  S.  M.  y a fait  (3  p.) 6o5t* 

97  janvier- 1 5 juin  : à Pierre  et  Guillaume  Motte, 
jardiniers,  pour  les  nouvelles  routtes  qu’ils  ont  deffri- 
chées  et  régallées  pour  l’augmentation  du  parc  de  Marly 

( 7 P-) 997tt/‘s 

37  janvier  - 1 4 décembre  : à eux,  sur  les  ormes  et  la 
charmille  qu’ils  ont  levé  en  motte,  voituré  et  livré  en  la 

dépendance  du  château  de  Marly  (91  p.). 7470** 

27  janvier-  i4  décembre  : à Charles  Girault,  terras- 
sier, sur  les  nouvelles  routtes  qu’il  detfriche  et  qu’il  ré- 
galle pour  l’augmentation  du  parc  de  Marly,  et  autres 
ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en  la  dépendance  dudit  | 

château  (28  p.) 6619**  i3‘  i 

2 4 février  : à Charles  Barré,  jardinier,  parfait  paye-  ; 
ment  de  636**  4S  6d,  à quoy  monte  la  main-d’œuvre  des 
gros  treillages  qu’il  a faits  pour  servir  de  clôture  dans 

l’augmentation  du  parc  de  Marly. . 36**  A8  6d  ! 

27  janvier- 1 4 décembre  : à Noël  Lavenet,  terras-  j 


sier,  sur  les  nouvelles  routtes  qu’il  detïriche  et  qu’il 
régalle  pour  l’augmentation  du  parc  de  Marly,  et  autres 
ouvrages  de  terrasse  et  journées  de  voiture  qu’il  a em- 
ployées en  la  dépendance  dudit  château  (38  p.) 

4702*1  35  1 od 

18  janvier- 1 5 février  : à Hugues  Mattelin,  terras- 
sier, sur  les  terres  qu’il  a remuées  pour  le  nouveau  bâti- 
ment de  Marly  et  adossé  derrière  les  corps  de  garde 

suisse  et  françois  (3  p.) i4oott 

27  février- 4 may  : à luy,  parfait  payement  de 
3o352+*  125  6d,  à quoy  montent  les  recoupes  qu’il  a voi 
turé  et  livré  dans  le  jardin  de  Marly  depuis  1701  (4  p.) 

1 903**  1 2 3 6d 

27  janvier- 27  juillet  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  ter- 
rasse qu’il  a fait  en  la  dépendance  dudit  château,  depuis 

le  mois  de  décembre  1703  (i4  p.) 730 4+*  i/p 

20  avril  : à Pierre  Marville,  terrassier,  pour  les  terres 
glaises  qu’il  a enlevées  au  pied  du  glacis  à droite  de  l’abreu- 
voir de  Marly  et  qu’il  a transportées  au-dessous  du  grand 

bassin' 297** 

15-29  ju*r)  : à Gautier,  terrassier,  pour  les  nouvelles 
routtes  qu’il  a detfrichées  et  régallées  dans  l’augmentation 

du  parc  de  Marly  (2p.). 25o** 

24  février:  aux  nommez  Magnan  et  Fontaine,  terras- 
siers, pour  les  routtes  qu’ils  ont  detfrichées  et  régallées 

pour  l’augmentation  du  parc  de  Marly 291**  163 

5 octobre  : audit  Magnan,  pour  avoir  élagué  le  bois 

autour  de  la  nouvelle  ceinture  du  parc îoo** 

Ier- 1 5 juin  : à Louis  Delaporte,  terrassier,  parfait 
payement  de  900**  1 8S,  à quoy  montent  les  rouîtes  qu’il  a 
faites  dans  la  forest  et  dans  le  grand  parc  de  Marly  (2p.) 

5oo**  1 8’ 

27  janvier- i4  décembre  : à Nicolas  Béguin,  terras- 
sier, sur  les  nouvelles  routtes  qu’il  detfriche  et  les  ou- 
vrages de  terrasse  qu’il  fait  en  la  dépendance  du  château 
de  Marly,  depuis  le  mois  de  novembre  1703  jusqu’au 

mois  d’octobre  1704  (3o  p.) 8076** 

27  janvier- 1 5 juin  : à Jean  Thiery,  terrassier,  pour 
les  ouvrages  de  terrasse  et  les  routtes  qu’il  a detfrichées  et 

régallées  pour  l’augmentation  du  parc  (12  p.) 

1 684+t  1 43 

i4  février:  à Renaud,  voiturier,  parfait  payement  de 
1621**  1 3S  4d,  à quoy  monte  le  terreau  qu’il  a livré  et 


voituré  de  Paris  à Marly  en  1703 221**  i33  4d 

9 novembre  - i4  décembre  : à luy,  sur  le  terreau  qu’il 
a voituré  dans  le  jardin  de  Marly  (3  p.) 65o** 


23  mars  : à François  Raye,  terrassier,  parfait  paye- 
ment de  2065**,  à quoy  montent  les  terres  glaises  qu’il  a 
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enlevées , provenant  des  éboulis  qui  se  sont  fait  au  glacis  à [ 
droite  de  l’abreuvoir  de  Marly,  en  1702  et  1708.  265ttiis 
Somme  de  ce  chapitre 6 AAAAtt  A 3 

CHARPENTERIE. 

)3  janvier- 3 aoust  : à Jean-Jacques  Aubert,  char- 
pentier, parfait  payement  de  1 1 ao3Ü  A3  5d,  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  au  nouveau 
bâtiment  de  Marly,  adossé  et  derrière  les  corps  de  garde 

suisse  et  françois  (6  p.) io2o3tt  A3  5d 

27  janvier  - 1 A décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
charpenterie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Marly  (21  p.) 7920^ 

3 septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  tant  au  bassin 
rond  dos  bâlimens  verds  qu’au  feu  d’artiüce.  . . 3ooott 
A may  : à Pierre  Lacvergnac,  charpentier,  parfait 
payement,  de  38ooü  3d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
charpenterie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 


Marly,  en  1699..  . 170^  3d 

Somme  de  ce  chapitre,.  . . . 212931*  A5  8d 

COUVERTURE. 


i3  janvier-22  novembre  : à Giules  Charuel,  cou-  ; 
vreur,  parfait  payement  de  8072*1  1 7'  9'1,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  au  nouveau  bâti- 
ment de  Marly  (Ap.) 1872*+  17"  gd 

6 avril- ier  juin  : à luy,  sur  les  ouvrages  et  répara- 
tions de  couverture  qu’il  a faits  en  la  dépendance  de 

Marly  en  1703  (5  p.) 1600+1 

18  may-5  juin:  à Avon,  couvreur  en  chaume,  sur 
les  réparations  qu’il  a fait  aux  quatre  couvertures  des 

glacières  de  Marly  (2  p.) «oo** 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 3672**  173  911 

MENUISERIE. 

' 

i3  janvier- 27  juillet  : à Jacques  Mirel,  menuisier,  ; 
parfait  payement  de  2853**  g3  3d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  au  nouveau  bâtiment  ; 

de  Marly  ( A p.) 2 2o3tt  c/  3d 

27  janvier- 1 A décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Marly,  en  1703  et  170A  (20  p.) 6760*1 

i3  janvier- 20  juillet  : à Jean  Guesnon,  menuisier, 
parfait  payement  de  9195**  A3  9'1,  â quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  au  nouveau  bâtiment 

de  Marly  (6  p.) ' 7i9Att'4s  9* 

3 septembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  menuiserie 

qu’il  a faits  pour  le  feu  d’artifice 75o** 

22  juin  : à luy  et  Nelle,  parfait  payement  de  j 


2233ott  193  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’ils  ont  faits  aux  pavillons  des  Globes  et  autres  en- 
droits de  la  dépendance  du  château  de  Marly,  en  1703. 

i393ott  193  6d 

i3  janvier- 3 septembre  : à Jean  Denelle,  menui- 


les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  nouveau  bâti- 
ment (6  p.) 5gA3H  i6!  id 

3 septembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  menuiserie 

qu’il  a faits  pour  le  feu  d’artifice . 760!* 

2 3 novembre  : à luy  et  Guesnon,  parfait  payement  de 
2 336**  10’,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie 

qu’ils  ont  faits  pour  ledit  feu  d’artifice 836**  103 

i3  janvier- 10  aoust  : à Denis  Davignon,  menuisier, 
parfait  payement  de  2189H  7’  Ad,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  au  nouveau  bâtiment 

de  Marly  (5p.) 1 7 §9^  7*  -,d 

27  janvier- 3o  novembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 
Marly  (20  p.)..  . A20ott 

5 octobre  - 1 A décembre  : à luy,  sur  les  tables  ployantes 

de  bois  de  noyer  qu’il  fait  pour  les  pavillons  des  Globes 
(5  p.)..  '9°°tt 

Somme  de  ce  chapitre.. . . A52A8**  63  nd 

serrurerie. 

27  janvier- 1 A décembre  : à Joseph  Rouillé,  serru- 
rier, sur  les  ouvrages  de  serrurerie  et  de  gros  fer  qu’il  a 
faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (21  p.)--.  • 

A35ott 

27  janvier- 1 A décembre  : à Louis  Fordrin,  serru- 
rier, pour  les  ouvrages  de  gros  fer  et  de  serrurerie  qu’il 
a faits  en  la  dépendance  dud.  château  (21  p.). . 6o5ott 
27  janvier -9  novembre  : à Gaston  Martin,  serru- 
rier, sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  en  la  dé- 
pendance du  château  de  Marly  (A  p.) iioott 

6 avril  : à Tavernier,  serrurier,  pour  quarante  contre- 

cœurs  de  fer  qu’il  a livré  au  magasin  pour  les  chemi- 
nées du  nouveau  bâtiment  de  Marly 359**  55  Ad 

i3  janvier- 3 aoust  : à Denis  et  François  Caffin,  ser- 
ruriers, parfait  payement  de  7798**  i2s,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’ils  ont  faits  au  nouveau  bâ- 
timent de  Marly  en  1703  et  170A  (A  p.).  ôaAA+t  16*  3,! 

9 may  : audit  Denis  Caffin,  sur  les  ouvrages  de  ser- 
rurerie qu’il  fait  en  la  dépendance  du  château  de  Marly, 

3ooott 

27  janvier- 27  juillet  : auxdits  Denis  Caffin,  Petit  et 
Parent,  serruriers,  sur  le  balcon  de  fer  qu’ils  ont  déposé 
d’autour  de  la  pièce  delà  demi-lune  des  Vents  et  reposé 
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autour  du  nouveau  bassin  des  carpes  à Marly  ( 1 3 p.).  . 

5900++ 

27  janvier-]  4 décembre  : à eux,  sur  les  balcons  de 
1er  pleins  d’orneuiens,  qu’ils  ont  faits  et  posés  autour  des 

globes  des  pavillons  de  Marly  (20  p. ) 485ott 

20  avril  - ier  juin  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  au  bassin 

du  couchant  (4  p.) 1600++ 

18  mav-27  juillet  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  des 
balcons  pour  les  bassins  ronds  des  carpes  des  apartemens 

verds  à Marly  (5  p.) i45o++ 

27  janvier  : à Mathurin,  serrurier,  pour  96  ratissoires 

de  faux  qu’il  a livré  à Marly 76++  1 6S 

9 mars- 1er  juin  : à Daniel  Parfait,  maréchal,  pour 
les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  pour  ferrer  les  cha- 
riots qui  ont  servi  à transporter  les  ormes  en  motte  à 
Marly  (3  p.) 3o5++ i3s 

Somme  de  ce  chapitre.. . 3 A a 86H  105  7e1 

VITRERIE. 

27  janvier  - 1 4 décembre  : à Jean  Desormeaux,  vitrier, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits 
en  la  dépendance  du  château  de  Marly  pendant  les  an- 
nées 1703  et  1704  (16  p.) 357 4tt  1 is  3d 

PLOMBERIE. 

27  janvier  - i4  décembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
sur  les  ouvrages  de  plomberie  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  (16  p.) 4700++ 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

27  janvier -1 4 décembre  : à Gilles  Lemoynë,  fon- 
deur, à compte  des  robinets  et  soupapes  de  cuivre  qu’il 
a faits  pour  les  nouveaux  effects  d’eau  de  la  rivière  de 

Marly  (9  p.) 244o++ 

7 septembre  : à Leloup,  fondeur,  pour  deux  robinets 
de  cuivre  de  3 pouces  de  diametlre  qu’il  a livrez  au  ma- 
gasin de  Marly .' 172+1 

i5  juin-3o  novembre  : à Jacques  Desjardins,  fondeur, 
pour  les  agraffes,  vis  de  cuivre  et  autres  ouvrages  de 
bronze  qu’il  a fournis  pour  les  marbres  de  la  rivière  de 

Marly  (7p.) 1290++ 

29  juin -1 4 décembre  : à Guillaume  Saitray,  fondeur, 
à compte  des  moulures  de  bronze  et  autres  ouvrages  de 
cuivre  qu’il  a fournis  à Marly  (11p.) 1900++ 

Somme  de  ce  chapitre 58o2++ 

PAVÉ. 

27  janvier- 1 4 décembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 


sur  les  ouvrages  dépavé  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 

château  de  Marly  (17  p.) 6700++ 

9 mars -6  avril  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  pavé  qu’il 
a faits  au  bâtiment  neuf  adossé  et  derrière  les  corps  de 

garde  suisse  et  françois  (2  p.) i3ooH 

Somme  de  ce  chapitre 7000++ 

DORURE. 

27  novembre  : à Guillaume  Desauziers,  doreur,  pour 
le  supplément  d’un  erreur  de  calcul  qui  s’ est  trouvé  à 
son  préjudice,  pour  les  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits 
au  bassin  des  carpes  de  Marly,  en  1703.  . 274++  i6s  7d 
27  janvier  : à Josse  Tristan,  doreur,  sur  les  ouvrages 
de  dorure  qu’il  a faits  à l’autel  de  la  chapelle,  et  autres 
ouvrages  de  sculpture  en  plomb  de  la  rivière  de  Marly. . 

600++ 

20  avril-i4  décembre  : à luy,  sur  la  dorure  qu’il  fait 
aux  balcons  des  deux  bassins  ronds  des  apartemens  verds 

(i5p.) 425o++ 

Somme  de  ce  chapitre.  ...  5i24*+  165  7d 

peinture. 

i4-i6  novembre  : à Claude  Audran,  peintre,  pour  la 
dépense  qu’il  a fait  pour  la  décoration  de  peinture  et 
l’artifice  du  feu  de  Marly  (2  p.) 19153++  7* 

9 novembre-i4  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
peinture  qu’il  a fait  aux  deux  Globes  de  Marly  (4p.)... 
2900++ 

27  janvier-i4  décembre  : à Louis  Poisson,  peintre, 
pour  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits  en  la 

dépendance  du  château  de  Marly  (21  p.) 3810++ 

23  mars- 27  juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  pein- 
ture qu’il  a faits  aud.  bâtiment  neuf  adossé  et  derrière 
les  corps  de  garde  suisse  et  françois  (2  p.).  2 488++  i6s5d 
27  janvier  - 7 septembre  : à Philippe  Meunier,  peintre, 
sur  les  ouvrages  de  peinture  en  huile  qu’il  fait  en  plu- 
sieurs endroits  de  la  dépendance  du  château  de  Marly 

(6  p.) 3ooo++ 

23  mars -4  may  : à Desportes,  à compte  des  ouvrages 
de  peinture  qu’il  fait  à l’isle  du  bassin  des  carpes  à Marly 

(2p.) 5oo++ 

23  mars-i4  décembre  : à Jean-Baptiste  Fontenay, 
peintre,  à compte  des  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits 
à l’isle  du  bassin  des  carpes  à Marly  (6  p.). . . . 1900*+ 
4 may-i3  juillet  : à Nicolas  Bailly,  peintre,  pour 
les  couleurs,  vernis  et  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits 
pour  l’isle  du  bassin  des  carpes  à Marly  (3  p.).  . 45o++ 

10  aoust  : à Denis  Thury,  peintre,  parfait  payement 
de  1102++,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  grosse  pein- 
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tares  et  autres  qu’il  a faits  eu  la  dépendance  du  château 

de  Marly  en  1702  et  1703 202tt 

7 septembre -t  4 décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages 
de  grosse  peinture  à huile  en  blanc  qu’il  a faits  sur  les 

groupes  de  Marly  (5  p.) 55ott 

Somme  de  ce  chapitre  ....  3 A g 5 A ^ 3S  5d 

SCULPTURE. 

i5  février- 6 juillet  : aux  nommez  Hardy,  Spincola, 
Poirier,  Tiiiery,  François,  Armand,  Poultiep.,  Le  Moyne, 
La  Pierre,  Montheant,  Voirot  et  Offeman,  sculpteurs, 
pour  les  ouvrages  de  sculpture  en  plomb  qu’ils  ont  laits 
à l’isle  du  bassin  des  carpes  à Marly  (9p.)...  i45ooH 

3 septembre  : auxd.  Hardy,  Spingola  et  Poirier,  à 

compte  de  leurs  ouvrages  de  sculpture i5oott 

27  juillet-10  aoust  : and.  Spingola,  sur  plusieurs  mo- 
dèles en  cire  qu’il  a laits  à Marly  pour  les  nouveaux  ou- 
vrages de  sculpture  (2  p.  ) 200** 

29  juin  : à Nicolas  Coustou,  sculpteur,  pour  le  modèle 
qu’il  a fait  d’un  masque  et  d’une  coquille  pour  la  pièce 
des  carpes  de  Marly 67^  5S 

4 may-ier  juin  : à Jean  Thierry,  sculpteur,  pour  la 

sculpture  qu’il  a fait  à une  croix  de  pierre  dans  le  parc 
de  Marly  (2  p.) 21 5^ 

29  juin  : à luy,  parfait  payement  de  5o83tt  10*,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations  de  sculpture 
qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  en 

1700,  1701,  1702  et  1703 383N  ios 

i3  juillet  - 1 4 décembre  : à luy,  à compte  des  ouvrages 
de  sculpture  qu’il  fait  dans  la  dépendance  dud.  château 

pendant  la  présente  année  (bp.) io5oH 

Somme  de  ce  chapitre 17905N  i5a 

ROCAILLES. 

18  may-ier  juin  : à Drouard,  rocailleur,  à compte 
des  coquilles  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly  pour 
faire  la  rocaille  des  cordons  des  deux  bassins  ronds  des 

apartemens  verds  (2  p.) 25ott 

7 septembre  : à Hardy,  rocailleur,  sur  les  rocailles  qu’il 

a fourni  au  magasin  de  Marly i5ott 

18  mav-7  septembre  : à Langlois,  rocailleur,  sur  les 
coquilles  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly  (5  p.).  800^ 
Somme  de  ce  chapitre 1 200^ 

MARBRERIE. 

10  aoust- 5 octobre  : à Claude  Tarlé,  marbrier,  à 
compte  des  ouvrages  de  taille  de  marbre  qu’il  a laits  à 

Marly  (4  p.) . 700^ 

27  janvier  : à Dezaigre  et  Derbais,  marbriers,  sur  les 


revêtemens  de  marbre  qu’ils  ont  faits  et  posez  aux  nappes 

et  costez  de  la  rivière  de  Marly 5oott 

27  janvier -18  may  : à Antoine  Cuvillier,  marbrier, 
sur  les  revêtemens  et  autres  ouvrages  de  marbre  qu’il  a 
faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  en  1703  et 

170/1  (4  p.) g568tt  0’  4d 

2 1 septembre  : à luy,  pour  deux  bancs  de  marbre 
blanc  cintré  qu’il  a faits  pour  la  salle  des  festins  à Marly, 

en  1703 io5ott  i5‘ 

Somme  de  ce  chapitre  ...  1 1 8 1 8tt  1 5‘  4d 

CORDAGES  ET  CLOUX. 

27  janvier- 5 octobre  : à Estienne  Langlois,  cordier, 
sur  les  cordages,  doux  et  autres  fournitures  qu’il  a faits 

au  magasin  de  Marly  (4p.) 65ort 

i5  juin-7  septembre  : à Jean  Courché,  marchand,  à 
compte  des  doux  qu’il  fournit  au  magasin  de  Marly 

(4  p.) 8oott 

Somme  de  ce  chapitre 1 4 5oN 

OZIERS  , CERCEAUX  ET  PERCHES. 

27  jnnvier-23  mars  : à Thomas  Raverdy,  terrassier, 
pour  700  gerbes  d’ozier  franc  qu’il  a livré  au  magasin 

de  Marly  (3  p.) 8 7 

9-2.3  mars  : à Estienne  Lucas,  pour  32  douzaines  de 
grands  cerceaux , de  2 1 à 22  pieds  de  long,  qu’il  a livrés 

au  magasin  de  Marly  en  1703  (2p.) 4i6ti 

27  janvier-i5  juin  : à Mathurin  Pellerin,  marchand 
de  bois,  parfait  payement  de  6777^  19*  4d,  pour  les 
grosses  perches  qu’il  a fourni  pour  faire  le  gros  treillage 

de  clôture  du  parc  de  Marly  (8p.) 2177^  19’  4d 

10  aoust-  3o  novembre  : à luy,  à compte  desd.  perches 

qu’il  fournit  au  magasin  de  Marly  (3  p.) 55ott 

9 novembre  : à luy,  pour  les  échalals  de  chêne  qu’il 

a livré  au  magasin 1 88^  25  6;< 

6 avril  : à Laflèche,  marchand  de  bois,  parfait  paye- 
ment de  23oih  i6s,  à quoy  montent  les  perches  de  bois 
de  châteignier  qu’il  a fourni  en  1703  pour  taire  le  nou- 
veau treillage  dans  les  jardins  et  bosquets  de  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly 3 5 1 tt  1 6* 

1 8 may  : à René  Laflèche  , tourneur,  pour  avoir  tourné 
six  colonnes  de  bois  de  chêne  et  autres  ouvrages  dans 

la  salle  des  gardes  de  Marly îho*1 

Somme  de  ce  chapitre  . . . 4708+*  17 s iod 

CHARONNAGE. 

24  février-10  aoust  : à Bourcier,  charon,  pour  les 
chariots  et  charettes  qu’il  a livrez  au  magasin  de  Marly 
(3  p.) 357»  i5‘ 
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CHARBON. 

27  janvier- 9 novembre  : à Jean  Gautier,  charbon- 
nier, à compte  du  charbon  de  bois  qu’il  fournit  au  ma- 


gasin de  Marly  (5  p.) 55o* 

10  aoiist-21  septembre  : à luy,  à compte  du  charbon 

de  terre  qu’il  a fourni  aud.  magasin  (2  p.) 260+* 

Somme  de  ce  chapitre 8oo* 


CHANDELLES. 

a4  février- 29  juin  : à Pierre  Molière,  épicier,  pour 
1 huile,  chandelle  et  autres  ustencils  qu’il  a livrés  au  ma- 
gasin de  Marly  depuis  le  2/1  octobre  1702  jusqu’au 

3 0 may  dernier  (2  p.) 789++  7’  2d 

5 octobre -3o  novembre  : à sa  veuve,  à compte  des 
terrines,  mèches  et  autres  ustencils  qu’elle  a livré  aud. 

magasin  de  Marly  (4  p.) n3o* 

5 octobre  : à Jacques  Noël,  marchand,  pour  2 546  li- 
vres de  suif  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly  pour  les 

illuminations  du  feu  d’artifice 636*  10' 

Somme  de  ce  chapitre 2 5o5*  175  2d 

VUIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

27  janvier-i4  décembre  : à François  Gautier,  vui- 
dangeur,  sur  les  vuidanges  qu’il  a fait  des  fosses  d’ay- 
sances  de  la  dépendance  de  Marly  (8p.) i42ott 

RAMONNAGE  DE  CHEMINÉES. 

10  février  : à Jean  Varis,  ramonneur,  pour  les  che- 
minées qu’il  a ramonnées,  racommodées  et  visitées  au 
château  de  Marly,  pendant  les  six  derniers  mois  1703.  . 

263*5* 

i4  décembre:  à Jean-Antoine  Padelain,  ramonneur, 
pour  celles  qu’il  a ramonnées  pendant  les  six  premiers 


mois  1 704 328*  1 5* 

Somme  de  ce  chapitre 592* 


DIVERSES  DÉPENSES. 

1 3 juillet  : à Claude  Garnier  , grennetier,  pour  18  sep- 
tiers  de  graine  d’herbe  de  bas  pré  qu’il  a livré  au  maga- 
sin de  Marly  go* 

27  janvier  : à Louis  Legrand,  taillandier,  parfait  paye- 
ment de  1 85*  iis,  à quoy  montent  les  outils  neufs  qu’il 
a lournis  et  les  vieux  qu’il  a rétablis  au  magasin  de  Marly 

35*  iis 

A Renaud,  épinglier,  pour  les  ouvrages  de  fil  de  fer 
qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly.  . . . 

1 3 1*  i6s  3d 

A Heurtier,  bourelier,  pour  quatre  panneaux  de  cuir 


embourez  qu’il  a livrez  pour  enveloper  les  arbres  qu’on 
lève  en  motte  en  la  dépendance  du  château  de  Marly.  . 

43* 

A Estienne  Lucas,  marchand,  pour  271  bottes  d’écha- 

lats  de  chesne  qu’il  a livrés  au  magasin  de  Marly 

338*  1 5S 

23  mars  : à Charles-François  Pollabd  l’aisné,  pour 
les  gens  de  journées  et  poseurs  de  tuiaux  de  fer  qui  ont 
été  employez  à réparer  les  fautes  des  conduites  qui  ont 
esté  recomblez  à Marly  dans  la  pièce  d’eau  qui  a esté  su- 

primée  devant  le  château 5o2* 

16  mars  : à Duchastellier  , pour  la  dépense  qu’il  a 
fait  pour  faire  pécher  des  carpes  pour  le  Roy  au  château 

de  Gesvres,  et  les  faire  porter  à Marly 252*  i5s 

6 avril  : à Aubry,  marchand  à Marly,  pour  un  grand 
bateau  neuf  qu’il  a livré  dans  l’étang  du  Trou  d’Enfer  en 
1703,  servant  à prendre  les  cerfs  qui  se  jettent  dans 

ledit  étang  aux  chasses  du  Roy 118* 

4 may  : à Nicolas  Aymond,  pour  une  nacelle  de 
22  pieds  de  long  et  3 pieds  de  large,  qu’il  a livrée  pour 

le  canal  du  Trou  d’Enfer ; 55* 

i5  juin-3o  novembre  : à Jacques  Aymond,  battelier, 
pour  3s48  muids  de  sable  de  rivière  qu’il  a livrés  au 

jardin  (Je  Marly  (10  p.) 4067*  3S  8d 

Somme  de  ce  chapitre 5634*  os  1 od 

ENTBETENEMENS  DE  MARLY. 

i3  janvier-9  novembre  : à Drouard,  rocailleur,  pour 
l’entretien  des  rocailles  du  jardin  de  Marly  pendant  les 
trois  derniers  quartiers  1703  et  les  deux  premiers  1704 

(5  P-) 2860* 

i3  janvier  - 1 4 décembre  : au  nommé  Hardy,  sculp- 
teur, pour  l’entretien  des  figures,  vases  et  tables  de 
marbre  du  jardin  et  bosquet  de  Marly  pendant  le  der- 
nier quartier  1703  et  les  trois  premiers  1704  (4  p.).  . 

75oh 

i3  janvier-9  novembre  : à Charles  Amelot,  jardi- 
nier, pour  l’entretien  des  plants  des  dehors  du  château 
de  Marly  et  du  jardin  dudit  château,  depuis  septembre 
1703  jusqu’en  juillet  1704  (6  p.).  . . . t5333*  16*  8‘ 
A Louis  Garnier,  jardinier,  pour  l’entretien  des  jar- 
dins hauts,  de  la  pelouze  de  Marly  et  des  avenues  de  la 
pelouze  de  Lucienne,  pour  ledit  entretien  depuis  le  mois 
de  septembre  1708  jusqu’au  mois  de  juillet  1704  (6p.) 

5ooo* 

A Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  pour  l’entretien  des 
ouvrages  de  cuivre  des  fontaines  pendant  les  deux  der- 
niers quartiers  1703  elles  deux  premiers  1704  (4  p.).  600* 
A Gilles  Charuel,  pour  l’entretien  des  couvertures 
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dudit  château  pendant  les  deux  derniers  quartiers  1708 

et  la  présente  année  1706  (5  p.) 161 1++  i5‘ 

A Thomas  Vitby,  fonlainier,  pour  l’entretien  des  fon- 
taines pendant  les  deux  derniers  quartiers  1703  et  les 

deux  premiers  1704  (4  p.) 2000++ 

5 octobre  : à luy,  pour  avoir  démonté  et  entretenu 
l’horloge  du  château  pendant  ledit  temps.  ......  5 ott 

27  avril  : à Vitry  fils,  fontainier  à Marly,  pour  ses 
apointemens  en  ladite  qualité  pendant  l’année  1703.  . . 

3oo++ 

1 3 janvier  - 9 novembre  : à Dubourg  , dit  La  Montagne  , 
compagnon  fontainier,  pour  ses  gages  pendant  les  six 
derniers  mois  1703  et  les  six  premiers  1704(4  p.)  iooo*+ 
A Joseph  Loiseleur,  autre,  pour  idem  (4  p.).  1000++ 
A Léonard  Mimpon,  dit  La  Roche,  garçon  fontainier, 
pour  ses  gages  pendant  le  même  temps,  y compris  l’aug- 
mentation de  l’année  1703  (4  p.) i23o++ 

A Henry  Chapelain,  garçon  fonlainier,  pour  ses  gages 
des  six  derniers  mois  1703  et  des  six  premiers  1 7 0 A 

(4  p.) 54o*+ 

A Claude  Bouchardon,  autre,  pour  ses  gages  pendant 
ledit  temps  et  augmentation  d’iceux  (4  p.). . . . 123 o++ 
2-4  février- 1 3 décembre  : à Jean  Loistron,  jardinier 
fleuriste , pour  le  soin  qu’il  a de  fournir  et  d’entretenir 
d’oignons  de  fleurs  rares  la  pépinière  du  Roy  à Marly, 
pendant  le  dernier  quartier  1708  et  les  trois  premiers 

1 704  (4  p.). 2000++ 

A Guillaume  Dunet,  preneur  de  taupes,  pour  ses 
gages  du  dernier  quartier  1708  et  des  trois  premiers 

1704  (4  p.)... 275+1 

s4  février:  à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entre- 
tien de  l’horloge  du  château  de  Marly 4o+t 

24  février- 1 4 décembre  : à Verdeneuil,  jardinier, 

pour  l’entretien  du  nouveau  parc  et  des  nouvelles  routtes 
de  la  forest  de  Marly,  pendant  le  dernier  quartier  1703 
et  les  trois  premiers  1704  (5  p.) 7800++ 

1"  juin -9  novembre  : à Claude  Tarlé,  marbrier, 
pour  l’entretien  des  marbres  de  Marly  pendant  le  der- 
nier quartier  1703  et  les  deux  premiers  1704  (3  p.).. 
9iott5$ 

2 5 juillet  : à Nicolas  Bailly,  peintre,  pour  l’entretien 

des  bronzes  sur  les  figures  de  Marly,  pendant  les  six  pre- 
miers mois  1704 4oo*+ 

e4  février- 1 4 décembre  : à Jacques  Trippier,  chi- 
rurgien des  Bâtimens  de  Marly,  600*+  pour  ses  gages  en 
ladite  qualité  pendant  le  dernier  quartier  1703  et  les  trois 
premiers  1 704,  et  4oo++  pour  les  drogues  et  médicamens 

qu’il  a fournis  pendant  ledit  temps  (4p.) 1000++ 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 45920++  16’  8d 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  — IV. 


OUVRIERS  À JOURNÉES  DE  MARLY. 

27  janvier- 14  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  dans  le  magasin  du  château 
de  Marly,  depuis  le  mois  de  novembre  1703  jusqu’au 

11  octobre  1704  (e3  p.) 8234++  i3s 

A ceux  qui  ont  travaillé  aux  réparations  du  château 

pendant  le  même  temps  (23  p.) 15227++  *6*  5d 

A ceux  qui  ont  rétabli  les  treillages  et  autres  ouvrages 
dans  le  jardin  de  Marly,  pendant  le  même  temps  (19  p.) 

5o2  1 ++  4’  1 id 

A ceux  qui  ont  voituré  des  gros  ormes,  des  tuyaux  de 
fer  et  autres  matériaux  dans  la  dépendance  de  Marly 

pendant  le  même  temps  (16  p.) 6 1 4 a++  6S  5d 

1 0 février  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  les  glacières 
de  Marly 3748++ 1 2S 

2 3 mars -9  novembre  : aux  sculpteurs  qui  ont  tra- 

vaillé à l’Isle  d’Amour  du  bassin  des  carpes,  et  autres  en- 
droits du  château  de  Marly  (4  p.) 2699++  8* 

6 aoust-  18  may  : aux  rocailleurs  qui  ont  travaillé  au 
cordon  du  bassin  rond  des  apartemens  verds , du  côté  du 

couchant  (2p.) 691*+  3* 

6avril-24  aoust:  à ceux  qui  ont  travaillé  à divers 
menus  ouvrages  dans  la  dépendance  du  château  de  Marly 

(8  p.). 21 27++  2*  7d 

18  may  : à divers  particuliers,  pour  la  nonjouissance 
de  leurs  héritages  occupez  par  le  chemin  des  Carrières, 
au-dessous  du  grand  bassin  rond,  sur  le  chemin  de  Saint- 

Germain  à Marly 57++ 1 5’ 

1 5 juin- 1 3 juillet:  aux  graveurs  et  autres  ouvriers 
qui  ont  poli  et  gravé  les  orizons  des  méridiens  des  Globes 

(2  p.) 1786++  16*  2d 

i4  décembre  : à ceux  qui  ont  élevé  l’édifice  et  pira- 

mide  des  deux  feux  d’artifice  de  Marly 3 5 1 ++  18’ 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 4 6088++  i5s  6d 

CHÂTEAU  DE  NOISY. 

e4  janvier- 1 4 décembre  : aux  nommez  Thierry  et 
Hersant,  jardiniers,  ayant  l’entretien  du  jardin  potager 
du  château  de  Noisy  pendant  le  dernier  quartier  1703 
et  les  trois  premiers  1704(4  p.) 800++ 

MACHINE  DE  LA  RIVIÈRE  DE  SEYNE, 

MAÇONNERIE, 

3 février  : à Jean  Jobois,  maçon,  pour  les  ouvrages 

70 
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de  maçonnerie  en  plâtre  qu’il  a faits  au  nouveau  plan- 
cher du  magasin  de  la  Machine 990*+  5“ 

8 juin  : à Mathurin  Loison,  pour  les  réparations  de 
maçonnerie  qu’il  a faits  à ladite  Machine..  . 2 38*+  7'  6d 
9 1 décembre  : audit  Jobois  et  à Pergot,  pour  leurs  ou- 
vrages et  réparations  de  maçonnerie  en  1703.  9 1 4!  gd 
3o  mars -9  mai  : aud.  Silvin  Pergot,  pour  les  ou-« 
vrages  et  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à l’ac- 
queduc  qui  conduit  les  eaux  de  La  Selle  à la  Machine 


(2  p.) 264++ 

Somme  de  ce  chapitre 883*+  i6s  8d 


MATEREAUX. 

11  may-96  octobre  : à Antoine  Hémont,  voiturier, 
pour  600  3/4  de  moilons  et  autres  matières  qu’il  a li- 
vrez pour  le  rétablissement  de  l’aqueduc  qui  conduit  les 

eaux  de  La  Selle  à la  Machine  (2  p.) 239*+  10' 

i6-3o  mars  : à luy,  pour  le  sable  et  le  moilon  qu’il 
a livré  pour  lesd.  réparations  (û  p.) 338++  1 is 

1 1 may  : à Estienne  Martin,  pour  3 00  de  moilon  qu’il 

a livré  pour  lesd.  réparations 61++ 

12  octobre  : à Jean  Chabot  et  Jean  Robital,  carriers, 

pour  4 00  i/4  de  moilon  blanc  et  de  caillou  qu’ils  ont 
tiré  pour  réparer  les  bâtimens  et  acqueducs  du  départe- 
ment de  la  Machine. 70++  io! 

9 3 novembre  : à Henry  Le  Vanneur,  carrier,  pour  3oo 
de  moilon  qu’il  a fourni  pour  les  digues  depuis  Bezons 

jusqu’à  Chatou 11 5++ 

21  décembre  : à Michel  Borienne,  tailleur  de  pierre, 
pour  i4  toises  carrées  de  libages  qu’il  a mis  en  place 

sur  la  digue  de  Croissy 3i*+  io‘ 

17  février- 3 aousl  : à Barthélemy  de  la  Roue,  pour 
la  chaux  et  le  ciment  qu’il  a fourni  pour  lesd.  répara- 
tions (4  p.) 802++  9S  2d 

2 5 may  : à Marcier  Thuillier,  pour  3 muids,  6 sep- 
liers  et  9 boisseaux  de  ciment  qu’il  a livré  pour  lesd.  ré- 
parations   7 1++  5S 

A Gilles  Juel,  plâtrier,  pour  quatre  sacs  de  plâtre 

qu’il  a livré  pour  réparer  lesd.  bâtimens 72++ 

Somme  de  ce  chapitre 1794++  8S  2d 

OUVRAGES  DE  TERRASSES. 

16  mars  : à Claude  Gambon,  terrassier,  pour  les  terres 
qu’il  a enlevées  dans  l’estang  des  bois  de  Luciennes . . . 

252++ 

92  juin  : à luy,  sur  les  terres  et  glaise  qu’il  a fourni 

pour  les  réparations  des  réservoirs  de  la  Machine 

2 15++  5 5 6d 

1  3 - a 7 avril  : à Antoine  Hémont,  terrassier,  pour  les 


terres  qu’il  a fouillées  et  enlevées  pour  le  rétablissement 
de  l’aqueduc  qui  conduit  les  eaux  de  La  Selle  à la  Ma- 
chine (2p.) 357++ 

3 aoust-91  décembre  : à Jean  Thiery,  terrassier,  pour 
divers  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  dans  la  dépen- 
dance de  la  Machine  (7p.) 1 4 83++  12* 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 2307++ 17 ’ 6d 

charpenterie. 

90  janvier  : à Julien  Fouquerel,  pour  28  pièces  de 
bois  de  charpente  qu’il  a livré  pour  les  charpentes  et  les 
roues  de  la  Machine 84++ 

3 février- 2 8 septembre  : à Saunier,  marchand  de 

bois,  pour  les  bois  qu’il  a livrés  pour  l’entretien  des  char- 
pentes de  la  Machine  (8  p.) 3749++  7’  3d 

2 mars- 21  décembre  : à Laurens  Bernier,  pour  les 

planches  de  batteau  qu’il  a fourni  pour  l’entretien  de  la 
Machine(3p.) 260++ 185 

21  décembre  : à Nicolas  Dufresne,  charpentier,  pour 
le  bois  qu’il  a fourni  pour  réparer  la  digue  de  Croissy. . 
384H 

3 février  : à Jean  La  Rose,  scieur  de  long,  pour  le 

bois  qu’il  a débité  en  bielles,  madriers,  courbes  et  aubes 
de  roues  pour  la  Machine 1 9++  6 5 

3 aoust  : à la  veuve  Noël  Bissonnet,  pour  les  chan- 
telles  et  perches  qu’elle  a livré  pour  les  aubages  des  roues 
de  la  Machine . 22++  8’ 

21  décembre  : à Jean  Croix,  scieur  de  long,  pour  les 

bois  qu’il  a débité  pour  l’entretien  de  la  Machine 

» 1 1 8++  2a  6d 

Somme  de  ce  chapitre 4638*+  i‘  gd 

CUIRS. 

6 janvier- 7 décembre  : à Pierre  Nollant,  corroyeur, 
pour  les  cuirs  tannez  et  les  cuirs  de  vache  qu’il  a livrez 
pour  les  clapets  et  pistons  des  corps  de  pompe  de  la  Ma- 


chine, en  1708  et  1704  (i4  p.) 2i34++ 

16  mars-i3  avril  : à André  Bocantin,  pour  six  cuirs 

forts  tannez  qu’il  a livrez  idem  (2p.) 188++ 

11  may  : à Simon  Nollan,  corroyeur,  pour  les  cuirs 

tannez  qu’il  a livrez  pour  lad.  Machine 90++ 

Somme  de  ce  chapitre 24 1 2++ 

couverture. 


11  may- 3 aoust  : à Gilles  Charuel,  couvreur,  pour 
l’entretien  qu’il  a fait  des  couvertures  d’ardoise  et  de 
taille  des  bâtimens  de  la  Machine  pendant  les  trois  der- 
niers mois  1703  et  les  six  premiers  1704  (3  p.). . 525++ 
26  octobre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  couverture 
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qu’il  a fait  auxdits  bâtimens  pendant  1703,  outre  son 


entretien  ordinaire 5o2tt  9“  ad 

Somme  de  ce  chapitre 1027+*  g5  2d 


SERRURERIE. 

6 janvier -16  mars  : à Gaston  Martin,  serrurier,  par- 
fait payement  de  93 1 pour  l’entretien  des  ouvrages  de 
forge  et  de  serrurerie  de  la  Machine  en  1703  (3  p.).  . 
- i3i5tt 

13  avril  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  serrurerie  d’aug- 
mentation qu’il  a faits  pour  le  rempiètement  des  îles  et 

tirage  des  batteaux  vis-à-vis  la  digue  de  Croissy 

i5oH  17’  9d 

27  avril -7  décembre  : à luy,  sur  l’entretien  qu’il  fait 
des  ouvrages  de  forge  et  de  serrurerie  pendant  la  pré- 
sente année  (12  p.) 6ooott 

19  février- 22  juin  : à Guillaume  Lemperier,  serru- 

rier, pour  les  ouvrages  de  ferrure  des  boules  et  clapets 
dés  corps  de  pompe  de  la  Machine  qu’il  a faits  en  1703 
(2  p.) 2 4 2^  6*  6d 

1 4 septembre  : à luy,  pour  l’entretien  des  serrures  et 

des  portes  de  tous  les  bâtimens  de  la  Machine  pendant 
une  année  échue  le  1"  may 5ott 

12  avril- 23  novembre  : à Lagué,  marchand  de  fer, 
pour  les  doux  qu’il  a livrés  pour  le  service  de  la  Machine 
(2  p.) 3o6tt  ios 

A Claude  Le  Comte,  taillandier  à Saint-Germain,  pour 
les  ouvrages  qu’il  a faits  et  racomodez  pour  la  Machine. 

1 9S  9d 

Somme  de  ce  chapitre 8i3i^i4s 

menuiserie. 

20  janvier- 2 2 juin  : à Toussaint  Michel,  menuisier 
et  tourneur,  pour  les  boules  de  piston  et  tampons  de  bois 
de  charme  et  autres  ouvrages  qu’il  a faits  et  fournis  pour 
les  corps  de  pompe  de  la  Machine  (2  p.)  . . . . a5ofl  7* 

PLOMBERIE. 

20  janvier  : à Jacques  Lucas,  plombier,  pour  les  plombs 
en  table  et  tuyaux  qu’il  a livré  en  i6g3  pour  la  répa- 
ration des  joins  des  bâches  des  puisards  et  des  conduites 
de  la  tour  et  autres  endroits  de  la  Machine..  3o7tt  i6s 

VITRERIE. 

2 mars  : à Paul  Cossette,  vitrier,  pour  les  ouvrages 
et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits  à la  Machine  en  1 703 
et  1706 i6‘ gd 

pa vé. 

6 janvier  : à Louis  Rkgnouf,  paveur,  pour  les  ou- 


vrages et  réparations  de  pavé  qu’il  a faits  dan6  le  dépar- 
tement de  la  Machine  pendant  1703  ....  3o4tt  1 3S  4d 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

27  avril-i4  septembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  équipages  et  racordemens 
•de  cuivre  des  puisards  sur  la  rivière  pendant  les  trois 
derniers  mois  170.3  et  les  six  premiers  170A  (3  p.).  - . 
io5ott 

HUILE  ET  POTS  À BRULER. 

2 mars-6  juillet  : à François  Renault,  chandelier, 

pour  la  chandelle  et  pots  à brûler  qu’il  a fourni  en  1703 
et  1704  pour  éclairer  les  ouvriers  à la  journée  du  Roy 
(2p.) 859tt  1 3‘ 

3i  aoust  : à luy,  pour  les  lamperons  et  terrines  rem- 
plis de  suifs  qu’il  a fournis  pour  les  illuminations  de 
Mari  y ^97*+  161 

3 aoust  : à Héloin,  potier,  pour  les  terrines  qu’il  a 

livré  servant  à mettre  du  suif  pour  éclairer  la  mine  dans 
les  puisards 2tttio‘ 

3i  aoust  : à luy,  pour  600  terrines  de  6 et  8 pouces 
de  diamettre  qu’il  a fourni  pour  les  illuminations  de 

Marly 6ott 

Somme  de  ce  chapitre 1 A3itt  19* 

CORDAGES. 

20  janvier  : à Estienne  Langlois,  cordier,  pour  les 
cordages,  cables,  longes,  ficelles,  seaux,  balais  et  autres 
ustencils  qu’il  a livrés  pour  l’utilité  de  la  Machine  pen- 
dant l’année  dernière A2  2tt  i4’ 

3 février  : à luy,  pour  4 1 8 livres  pesant  de  doux  qu’il 
a livré  au  magasin  de  la  Machine ioAtt  io‘ 

25  may  : à Boivin,  pour  750  livres  pesant  de  vieux 
cordage  goudronné  pour  faire  du  calfat  pour  calfeutrer 

les  joints  des  bâches  des  puisards  de  lad.  Machine 

56*5’ 

Somme  de  ce  chapitre 583tt  g5 

CHARBON. 

17  février -7  décembre  : à Jean  Gautier,  charbon- 
nier, pour  9 5 muids  de  charbon  de  bois  qu’il  a fourn 
pour  la  réparation  des  conduites  de  plomb  et  autres  ou- 
vrages de  la  Machine  (2  p. ) 332tt  105 

diverses  dépenses. 

6 janvier- 21  décembre  : à André  Bocantin,  pour 
doux,  pailles  et  autres  marchandises  qu’il  a fourni  pour 
la  Machine  en  1703  et  170 A (5  p.) 288^  5’  6d 
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20  janvier  : à Jean  Varis,  ramonneur,  pour  44  che- 
minées qu’il  a ramonnées  aux  bâtiments  de  la  Machine. 
i5«85 

3 février- 26  octobre  : à Pierre  Duvao,  voiturier,  pour 
les  journées  d’une  voiture  à deux  chevaux  qu’il  a employé 
à voiturer  des  bois  et  autres  matéreaux  pour  l’entretien 
de  la  Machine  (i  p.) 4o8b  i8‘ . 

17  février- 7 décembre  : à Louis  Girou,  pour 
i5o  bottes  de  paille  longue  qu’il  a livré  pour  la  répa- 
ration de  la  glacière  de  la  Machine  (2  p.).  . . £7**  105 

2 mars  : à Louis  Manceau,  charon,  pour  six  fortes 
brouettes  et  six  bars  qu’il  a fournis  en  1703  ......  36b 

27  avril  : à Adrien  Bienvenu,  voiturier,  pour  sept 

journées  qu’il  a employé  à voiturer  du  bois  pour  les  ou- 
vrages de  charpente  de  la  Machine 79b  1 a5 

22  juin- 21  décembre  : à Christophe  et  Roussel, 
voituriers,  pour  les  bois  et  autres  matéreaux  qu’ils  ont 
débardé  et  voituré  à la  Machine  (2p.) 125b 

28  septembre  : à Simdhorien  Pottier,  pour  i5o  bottes 
de  foin  délié  qu’il  a livré  pour  étencher  devant  les  cour- 
cières  pendant  les  réparations  que  l’on  y a fait.  . . i8tt 

12  octobre  : à Jouan,  marchand,  pour  80  aunes  de 
coutil  qu’il  a livré  pour  servir  à couvrir  les  joins  des  ma- 
driers du  fond  à costez  dos  haches  des  puisards  do  la 


Machine.. 64tt 

26  octobre  : à Charles  Mesillier,  vannier,  pour  les 
mânes  et  panniers  à pompe  qu’il  a fourni.  . . . s3tt  i8s 


A Jean  Huguet,  taillandier,  pour  les  coignées  et  autres 
outils  de  charpente  qu’il  a racomodez  pour  lad.  Machine 

43tt  ios 

23  novembre  : à Jean  Bellier,  piqueur,  pour  six  mois 
d’inspection  qu’il  a eu  des  ouvrages  des  isles  en  170 4 . 

ibott 

Somme  de  ce  chapitre i3oob  15  6rl 

OUVRIERS  À JOURNÉE  À LA  MACHINE. 

G janvier -21  décembre  : aux  compagnons  charpen- 
tiers qui  ont  esté  employez,  à la  journée  du  Roy,  pour 
l’entretien  de  la  Machine,  au  lieu  des  entrepreneurs , de- 
puis le  mois  de  décembre  1703  jusqu’au  mois  de  no- 
vembre 1704  (23  p.) 4190b  3S  9d 

Aux  ouvriers  qui  ont  esté  employez  à la  conduite  de 
lad.  Machine  pendant  le  même  temps  (24  p. ).  ......  . 

1 2706*+  1 5S  1 id 

3 février  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  la  glacière 

de  la  Machine 99b  85  6d 

iG  aoust-27  avril  : à ceux  qui  ont  travaillé  à réta- 
blir l’aqueduc  qui  conduit  les  eaux  de  La  Selle  à la  Ma- 
chine (4  p.) 872^  1 1“  4d 


3 aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  à divers  modelles 


sous  le  sr  Rennekin a4eb  4‘ 

17  aoust  : à ceux  qui  ont  travaillé  autour  du  réservoir 

de  Ijucienne 168b  1 15  Gd 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 18284b  i5s 


CHATEAU  DE  FONTAINEBLEAU. 


MAÇONNERIE. 

16  mars- 7 décembre  : à Jacques  Varignon,  entre- 
preneur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a 
faits  en  la  dépendance  du  château  de  Fontainebleau 

(10  p.) 7000b 

OUVRAGES  DE  TERRASSES  ET  DE  JARDINAGES. 

2 mars  : à Pierre  Chastenav,  entrepreneur,  parfait 
payement  de  484b,  à quoy  montent  les  roches  qu’il  a 
cassé  dans  les  routtes  de  la  forest  de  Fontainebleau  en 

1703 284b 

3o  mars-  2 1 décembre  r à luy,  à compte  des  roches 

qu’il  casse  (G  p.) i5oob 

1 1 may  : à Nicolas  Varin,  jardinier,  pour  le  treillage 
qu’il  a fait  à l’cspallier  du  parc  de  Fontainebleau  en  1 70 A 

1 82b  1 5S 

16  mars  : à Chassevent,  terrassier,  parfait  payement 
de  873b  17*  6d,  à quoy  montent  les  routtes  et  ouvrages 
de  terrasse  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Fontainebleau  en  1703 47.8b  17*  Gd 

3o  mars-3i  décembre  : à luy,  sur  les  routtes  et  au- 
tres ouvrages  qu’il  fait  en  la  présente  année  (8  p.).  . . . 
2700b 

Somme  de  ce  chapitre  ....  5i4ob  125  6d 
charpenterie. 

16  mars -7  décembre  : à Berrurier,  charpentier,  à 
compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a laits  aux  palis 
de  la  forest  de  Fontainebleau  en  1703  et  1704  (4p.). 

. . 900b 

26  may  : à Delonge,  charpentier,  pour  les  ouvrages 
de  charpenterie  qu’il  a faits  en  1703.  ...  5iott  i6s  9d 
3o  mars- 20  juillet  : à Jean-Jacques  Aurert,  charpen- 
tier, parfait  payement  de  8g5ob  i8\  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  en  la  dépendance 

du  château  de  Fontainebleau  en  1703  {h  p.) 

, . - 245ott  1 85 

20  juillet- 21  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages 

en  1704  (9  p.) 8900b 

2 mars -7  décembre  : à Tiger,  cliDron  , â compte  des 
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ouvrages  de  charonnage  qu’il  a fails  en  la  dépendance  du 

château  de  Fontainebleau  (3  p.) 5oo** 

Somme  de  ce  chapitre. ...  1 326i**  1 45  9d 

COUVERTURE. 

25  may -7  décembre  : à Jacques  Grognet,  couvreur, 
pour  les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Fontainebleau  en  1703  et  170A 


(3p.) 989tt  l6’  3d 

8 juin-21  décembre  : à Gilles  Charuel,  couvreur, 
sur  les  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Fontainebleau  en  1703  et  1704 
(9  p.) 2800** 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 378 9++  i6s  3d 


MENUISERIE. 

ii-25  may  : à Tuomas  Sçauret,  menuisier,  parfait 
payement  de  22021**  is  4‘\  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau 

en  1701,  1702  et  1703  (2  p.) 821**  13  4d 

22  juin- 22  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pen- 
dant la  présente  année  1704  (8  p.) 2800** 

11  may- 26  octobre  : à Jean  Guesnon  et  Jean  De- 
nelle,  menuisiers,  sur  leurs  ouvrages  de  menuiserie 

au  château  de  Fontainebleau  (4  p.) 1900** 

2.5  may  : à Didier  Affroy,  menuisier,  parfait  paye- 
ment de  4o4**  175  id,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 

menuiserie  qu’il  a faits  en  1703 2o4**  17*  id 

2.5  may  : au  sr  Barbier,  menuisier,  pour  cinquante 
caisses  qu’il  a fourni  pour  l’orangerie  du  château  de  Fon 

lainebleau 53**  io‘ 

Somme  de  ce  chapitre 6779**  8‘  5d 

SERRURERIE. 

22  juin  : à Jacques  Rossignol,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  2459*1  1 o3,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  ser- 
rurerie qu’il  a fails  en  la  dépendance  du  château  de  Fon- 
tainebleau en  1703 359**  1 o3 

20  juillet- 21  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  1704  (8  p.).  . 3200** 
Somme  de  ce  chapitre 3559**  ios 

VITRERIE. 

il  may- 23  novembre  : à la  veuve  Tisserant,  vitrier, 
à compte  des  ouvrages  de  vitrerie  qu’elle  a fait  faire  en 
la  dépendance  du  château  de  Fontainebleau  pendant  la 

présente  année  (4  p.) 1100** 

i4  septembre  : à elle,  parfait  payement  de  844**  1 1’, 


à quoy  montent  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’elle  a fait 


faire  audit  château  en  1 yo3 1 44**  1 1' 

Somme  de  ce  chapitre 1244**  115 


PEINTURES. 

2 mars:  à Claude  Aldran,  peintre,  parfait  payement 
» de  1 567**,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  peinture  qu’il 
a faits  au  château  de  Fontainebleau  en  1703..  . . 2G7** 
28  septembre -7  décembre  : à luy,  à compte  des  ou- 
vrages de  peinture  qu’il  fait  en  la  présente  année  (2  p.) 

Goo** 

2-5  may  : à Henry-François  Fontenay,  peintre,  par- 
fait payement  de  434**  ios  1 1 d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  peinture  qu’il  a faits  en  la  dépendance  dudit 

château  en  1708 234**  101  1 id 

20  juillet- 28  septembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  (4p.) 800** 

20  juillet- 7 décembre  : à Paul  Difaux,  doreur,  sur 
les  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  audit  château  de  Fon- 
tainebleau (2  p.) 4oo** 

Somme  de  ce  chapitre.  . . 23oi**  ios  1 iid 

SCULPTURE. 

2-5  may  : à Robert  Lalande,  sculpteur,  parfait  paye- 
meutde  296+*  iod,à  quoy  montent  les  ouvrages  de  sculp- 
ture qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau  pendant 
l’année  dernière . 96^1  od 

marbrerie. 

2 mars- 21  décembre  : à Claude  Tarlé,  marbrier, 
pour  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  au  château  de 
Fontainebleau  en  1702,  1703  et  1704  (3  p.).  . 900** 
2 mars  : à Antoine  Cuvillier,  marbrier,  pour  les 
ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  audit  château  en  1708. 

a 55**  1 53 

Somme  de  ce  chapitre io55**  iu3 

PAVÉ. 

23  may -7  décembre  : à Estienne  Marchand,  paveur, 
parfait  payement  de  20.54**  9’  7'’,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château 
de  Fontainebleau  en  1708  (2  p.) 454**  9’  jd 

ENTRETIENS  DE  FONTAINEBLEAU. 

1 1 may- 23  novembre  : à I_,abrie,  pour  ses  gages  et 
ceux  de  ses  deux  garçons,  en  qualité  de  garde  des  par- 
quets des  environs  de  Fontainebleau,  pendant  les  trois 

derniers  quartiers  1703  (2  p.) 52.5** 

A luy,  pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  en  qua- 
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lité  de  garde  des  palis  de  ladite  forest  (3  p.)...  . 

A luy,  pour  idem  en  qualité  de  garde  des  routtes  de 

ladite  forest  (3  p.) 226*+ 

A Couturier,  fonlainier,  pour  l’entretien  des  con- 


duites de  fer  et  de  grais  tant  dehors  que  dedans  le  parc  ] 
de  Fontainebleau  , pour  ses  gages  à cause  dudit  entretien  ! 
pendant  lesdits  trois  derniers  quartiers  1703  (3  p.)..  . . 

3oott 

A la  veuve  Simon,  tutrice  de  ses  enfans,  pour  l’en- 
tretien des  palis  des  sept  parquets  des  plaines  des  envi- 
rons de  Fontainebleau  pendant  le  même  temps  (3  p.). . 

9°tt 

A Ghassevant,  ayant  celuy  des  routtes  de  ladite  forest, 
pendant  les  six  derniers  mois  1703  et  les  six  premiers 

1704  (2  p.) ioo6tt  5d 

20  juillet- 23  novembre  : à Gitton  et  Laglaine,  pour 
le  labour,  fumage  et  semage  des  onze  parquets  des 
environs  de  Fontainebleau,  pendant  le  même  temps 

(2p.) 68ott 

A Dhervaux,  pour  le  nettoyement  des  cours  des  Of- 
fices, du  Cheval  blanc,  des  héronnières,  et  autres,  pen- 
dant lesdits  six  derniers  mois  1703  et  les  six  premiers 

1706  (2  p.) 1 9*3tt  4* 

A Simon  Courcelles,  pour  le  ntetoyement  des  cours, 
Ovale,  des  fontaines  et  autres,  pendant  le  même  temps 

(2p.)... 1 85tt  1 3!  id 

A Nicolas  Martin,  pour  le  nettoyement  des  fossez 

pendant  le  même  temps  (2  p.) bo*1  6’  3d 

Somme  de  ce  chapitre 348ott  8S  4d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

22  juin  : à André-Charles  Boule,  ébéniste,  pour  les 
ouvrages  de  bois  de  rapport  qu’il  a rétablis  à une  estrade 
dans  les  apartemens  du  château  de  Fontainebleau  en 

1703 i6ott 

2 mars-28  septembre:  au  sr  Latour,  concierge  du 
château  de  Fontainebleau,  pour  les  planchers  dudit  châ- 
teau que  feu  son  père  a fait  mettre  en  couleur  et  frotter 

pendant  l’année  dernière  et  la  présente  (2p.) ; 

£92^  2’  5d 

2 mars  : à Philipe  Pezart  fils,  marchand  à Paris, 
pour  les  poëlles  à feu  qu’il  a fourni  pour  l’orangerie  de 

Fontainebleau g6H 

A Bei.ine,  pour  les  sonnettes  qu’il  a posé  dans  le  châ- 
teau de  Fontainebleau  en  1703 58tt 

26  may  : à La  Brie,  pour  la  nourriture  des  perdrix 
et  faisans  des  parquets  des  environs  de  Fontainebleau 

pendant  une  année 548*t 

20  juillet  : aux  habitans  de  Fontainebleau  et  d’Avon, 


pour  les  terres  qu’ils  ont  ensemencées  aux  environs  de 
Fontainebleau  en  1701  et  recueillies  en  1702.  896^  5‘ 
i4  septembre  : à Brancard,  fayancier,  pour  les  bou- 
teilles qu’il  a fourni  pour  la  fleur  d’orange  faite  pour  le 

Roy  pendant  la  présente  année 65tt  i6‘ 

26  octobre  : à Charles  L’Epine,  nattier,  pour  les  nattes 
qu’il  a fourni  pour  l’orangerie  pendant  la  présente  année 

432« 

26  octobre  : à Jean-Antoine  Padelain,  ramonnaur, 
pour  6 1 1 cheminées  qu’il  a ramonnées  audit  château . . 

2i3tt  1 7* 

2 3 novembre  : à M.  le  marquis  de  Saint-Herent, 
pour  les  dépenses  extraordinaires  qu’il  a fait  pour  con- 
server le  gibier  des  parquets  des  environs  de  Fontaine- 
bleau pendant  la  présente  année 826^  i5‘ 

21  décembre  : au  sr  Lalier,  tapissier,  pour  deux  pail- 
lassons de  i5  pieds  10  pouces  de  large  sur  20  pieds  de 
hault,  qu’il  a fait  pour  l’apartement  de  Madame  de  Main- 


tenon  637^  1 o4 

Somme  de  ce  chapitre 3926^  54  5d 


JOURNÉES  D’OUVRIERS. 

17  février- 20  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  tant  à remplir  de  glace  les 
glacières  qu’à  divers  autres  ouvrages  faits  en  la  dépen- 
dance de  Fontainebleau,  depuis  le  11  décembre  1703 
jusqu’au  6 décembre  1 704  ( 1 3 p.) 8 1 33tt  6*  iod 

CHÂTEAU  DE  CHAMBORD. 


MAÇONNERIE. 

27  avril -7  décembre  : à Jean  Gondon,  entrepreneur, 
pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  la  dé- 
pendance ilu  château  de  Chambord  pendant  le  dernier 
quartier  1702  et  l’année  1703  (3  p.) 669^  7* 

PAVÉ. 

27  avril -7  décembre  : à Mathurin  Aubry,  paveur, 
parfait  payement  de  344^  1 5S,  à quoy  montent  l’entre- 
tien du  pavé  et  nettoyement  des  herbes  des  cours  du 
château  de  Chambord  pendant  le  dernier  quartier  1702 
et  l’année  dernière  1703  (2  p.) 244tti5‘ 

charpenterie. 

27  avril-7  décembre  : à Guillaume  Blin,  charpen- 
tier, pour  l’entretien  de  la  charpenterie  du  château  et 
dépendances  de  Chambord  et  de  celle  des  faisanderies  et 
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remises  à gibier,  pendant  le  dernier  quartier  1702  et  les 

trois  premiers  1703  (2  p.) 3oo** 

7 décembre  : à luy,  parfait  payement  de  609**  8\  à 
quoy  monte  la  charpenterie  qu’il  a faite  à Chambord  en 

1703 5oo**  g5  8d 

Somme  de  ce  chapitre 8oo**  gs  8d 

COUVERTURE. 

27  avril -7  de'cembre  : à Joseph  Tésnier,  couvreur, 
pour  l’entretien  de  la  couverture  dudit  château  pendant 
le  dernier  quartier  1703  et  les  trois  premiers  170/1 

(2  p.) 36o** 

7 décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  couverture 

qu’il  a faits  audit  château  en  1703 118**  35  4d 

Somme  de  ce  chapitre 478**  3!  4d 

VITRERIE. 

27  avril- 7 décembre  : à Claude  Desairs,  vitrier, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  vitres  dudit  château  pen- 
dant le  dernier  quartier  1703  et  les  trois  premiers  170/1 

(2  p.) 1 2 0 tt 

7 décembre  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il 
a faits  audit  château  pendant  l’année  1703.  . 55**  7’  7d 
Somme  de  ce  chapitre 175**  7*  7d 

menuiserie. 

27  avril- 7 décembre:  à Estienne  Tassin,  menuisier, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  de  la  menuiserie  dudit  châ- 
teau pendant  le  dernier  quartier  1708  et  les  trois  pre- 
miers 170/1  (2  p.) i4o** 

7 décembre  : à luy,  parfait  payement  de  2 5411  3’  iod, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à 

Chambord  en  1703 io4**  35  iod 

Somme  de  ce  chapitre 244**  3’  iod 

serrurerie. 

27  avril- 7 décembre  : à Clément  Beaujuan,  serru- 
rier, pour  l’entretien  de  la  serrurerie  de  la  dépendance 
dudit  château  pendant  le  dernier  quartier  1703  et  les 

trois  premiers  170/4  (2  p.) 200** 

7 décembre:  à luy,  parfait  payement  de  25o**  8S  6d,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  audit 

château  en  1 708 i5o**  85  6d 

Somme  de  ce  chapitre 35o**  83  6d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

27  avril  : au  sr  Ciiupin,  contrôleur  à Chambord, 
pour  les  menues  dépenses  qu’il  a fait  pendant  l’année 
dernière 7 4 tt  1 5 3 
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27  avril -7  décembre  : au  s'  de  Bellefonds,  concierge 
du  château  de  Chambord,  pour  le  soin  qu’il  a eu  de 
l’horloge  dudit  château  pendant  le  dernier  quartier  1 70.8 

et  les  trois  premiers  170/1  (2  p.) 5o** 

27  avril  : aux  ouvriers  et  voitures  qui  ont  été  em- 
ployés, à la  journée  du  fiov,  à remplir  de  glace  la  gla- 
cière du  château  de  Chambord 7 4^  3‘ 

Somme  de  ce  chapitre 1 98*+  18’ 

CHÂTEAU  DE  MEUDON. 


MAÇONNERIE. 

2 mars- 21  décembre  : à Jacques  Varignon  et  Pierre 
Le  Maistre  le  jeune,  entrepreneurs,  sur  les  ouvrages 
et  réparations  de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  au  château 

de  Meudon  (i4  p.) i36oo** 

17  février- 21  décembre  : à Guillaume  Blanchard, 
maçon,  sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux 
loges  des  portiers  et  en  la  dépendance  du  château  de 

Meudon  et  de  Chaville  (8p.) 1760** 

21  décembre  : à luy  et  Pierre  Levé,  parfait  payement 
de  4og2  8**  id,  à quoy  montent  les  ouvrages  et  répara- 
tions de  maçonnerie  qu’ils  ont  faits  à Meudon  et  à Cha- 


ville  en  1699 8028**  id 

Somme  de  ce  chapitre 20388**  id 


TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

20  avril  : à Louis  Chevalier,  jardinier,  pour  la  re- 
coupe qu’il  a fait  battre  dans  les  allées  du  grand  parterre 
du  château  de  Meudon 1 1 oH 

6 janvier- 23  novembre  : à Jean  des  Moulins,  voitu- 
rier, pour  les  terres  franches  et  terreaux  de  couche  qu’il 
a voituré  pour  les  orangers  de  Meudon  (5  p.).  854**  5 3 

27  avril- 6 juillet  : à Eugène  Blondeau,  terrassier, 
parfait  payement  de  9982**  17“  7d,  à quoy  montent  les 
fouilles  et  transports  de  terre  qu’il  a faits  dans  les  jar- 
dins de  Meudon  en  1698  et  1699  (2  p.).  452**  1 7’  711 

11  may  : à Simon  Loin,  jardinier,  pour  deux  façons 
de  labours  qu’il  a fait  donner  aux  jeunes  plants  des  jar- 
dins hauts  de  Meudon,  112** 

28  septembre -23  novembre  : à Eustache  Ragon, 

jardinier,  pour  les  terres  qu’il  a transportées  pour  rè- 
combler  la  petite  rivière  des  jardins  hauts  de  Meudon 
(2p.).., 35o** 

3o  mars  : à Louis  Fiat,  fontainier,  pour  les  répara- 
tions qu’il  fait  au  conroy  du  réservoir  de  la  Ménagerie 
et  à celuy  de  l’étang  du  réservoir  de  Chaville. . 67**  1 43 

17  février- 3 aoust  : à La  Tronce,  terrassier,  pour 


« 
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les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  dans  une  routte  de 
la  patte  d’oye  du  Vertugadin  de  Meudon  (8  p.).  i5oott 

8 juin- 28  septembre  : à luy,  pour  le  transport  et  ré- 
gallement  de  bonnes  terres  qu’il  a portées  sur  la  super- 
ficie de  la  routte  à droit  de  lad.  patte  d’oye  (3p.).... 
46o« 

1 7 aoust  : à luy,  pour  les  régallemens  et  transports  de 
terre  qu’il  a faits  en  hault  de  l’allée  des  communications 
des  jardins  haults  de  Meudon nott 

Somme  de  ce  chapitre 4 0 1 6+t  1 G*  7d 

CONDUITES  DE  FER  ET  DE  GRAIS. 

e5  may-12  octobre  : à Louis-François  Pollard,  pour 
l’entretien  de  toutes  les  conduites  de  tuyaux  des  fontaines 
du  château  de  Meudon,  tant  dedans  que  dehors  le  parc, 
pendant  les  six  derniers  mois  1703  (2  p.)  . . . . i5oott 

8 juin- 7 décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des  ri- 
golles  du  dedans  et  du  dehors  du  parc  pendant  l’année 
3703  et  les  six  premiers  mois  1 70/1  (2  p.) . . . . 1200^ 
Somme  de  ce  chapitre 2700^ 

COUVERTURE. 

2 mars- 7 décembre  : à Jacques  Lelong,  couvreur,  pour 
l’entretien  des  couvertures  des  châteaux  de  Meudon  et 
de  Chaville  pendant  l’année  dernière  1703  (3p.).... 
iioott 

menuiserie. 

23  janvier  : à Jean  Tarnot,  menuisier,  pour  l’entre- 
tien et  neltoyement  qu’il  a fait  des  galiottes  qui  sont  sur 
ies  étangs  des  jardins  de  Meudon  en  1703 7 5+t 

16  mars-i  1 may  : à luy,  sur  les  caisses  qu’il  fait  pour 

l’orangerie  de  Meudon  (2p.) 262^  5’ 

17  aoust  : à luy,  parfait  payement  de  567++  5S,  à quoy 

montent  les  réparations  de  menuiserie  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  de  Meudon  en  1702  et  1703 72^  5S 

23  novembre  : à Louis  Marteau,  menuisier,  sur  les 
doubles  châssis  qu’il  fait  pour  l’apartement  des  maron- 
niers 4oott 

17  février- 21  décembre  : à Jean  Cartel,  à compte 
des  caisses  qu’il  fait  pour  l’orangerie  du  château  de  Meu- 
don (4  p.) iSoott 

6 juillet- 21  décembre  : à luy,  parfait  payement  do 

<075 1 ++  1 2 s iod,  à quoy  montent  les  ouvrages  et  répara- 
tions de  menuiserie  qu’il  a faits  aud.  château  depuis  l’an- 
née 1701  (6p.) io3itti25iod 

Somme  de  ce  chapitre 334  itt  2J  iod 


SERRURERIE. 

11  may- 23  octobre  : à Thomas  Valleuen,  serrurier, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a 
faits  au  château  de  Meudon  pendant  la  présente  année 
(3  p.) 752+t  8’ 

17  février-  21  décembre  : à Antoine  Dupuy,  serrurier, 
sur  les  ouvrages  et  réparations  de  serrurerie  qu’il  a faits 
au  château  de  Meudon  (6p.).. 7 4 5+t 

2 mars- 28  septembre  : à Gaillard,  serrurier,  pour 
les  réparations  de  serrurerie  qu’il  a faits  au  château  de 

Chaville  (2  p.) 198^14’ 

Somme  de  ce  chapitre 1696+*  2S 

vitrerie. 

17  février- 21  décembre  : à Charles  Pougeois,  vi- 
trier, à compte  des  ouvrages  et  réparations  do  vitrerie 
qu’il  a faits  à Meudon  et  à Chaville  (7  p.  )'.  . . . 1 5o5t* 

PAVÉ. 

3o  mars-i4  septembre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  à 
compte  des  réparations  de  pavé  qu’il  a fait  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Meudon  (2  p.) 5oott 

PEINTURE. 

i5  février- 23  octobre  : â Nicolas  Tuiercelain, 
peintre,  sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits 
au  château  et  jardin  de  Meudon  (3p.) 46ott 

22  juin  : à François  Le  Moyne,  peintre,  pour  les  ou- 
vrages de  peinture  qu’il  a faits  aux  modellesde  la  chapelle 
de  Meudon,  en  1702 ioott 

20  juillet  : à Cristophe  Paillet,  peintre,  pour  la  dé- 
pense qu’il  a fait  pour  ies  tableaux  de  Meudon  en  1703 

2 7 

Somme  de  ce  chapitre 83ott 

ouvrages  de  cuivre. 

7 décembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur,  à compte 
des  ouvrages  de  cuivre  qu’il  a fournis  pour  les  fontaines 
de  Meudon 3oott 

sculpture. 

i3  janvier  : à Desjardins,  sculpteur,  pour  avoir  ajouté 
le  collier  de  l’Ordre  du  Saint-Esprit  à deux  contre-cœurs 
de  bronze  de  l’appartement  de  Monseigneur,  à Meudon, 
les  avoir  posez  en  place  et  ceux  des  autres  cheminées. . . 

467tt 

MARBRERIE. 

1 1 may  : à la  veuve  de  Jean  Cuvillier,  marbrier,  pour 
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les  réparations  qu’il  a fait  à quelques  cheminées  de  marbre 
du  château  de  Meudon io()tt 

ENTRETIENS  DE  MEUDON  ET  CHAVILLE. 

îC  mars  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien 

de  l’horloge  de  Meudon  pendant  1703.. 4ott 

eu  may-i  a octobre  : à Pierre  Renard,  jardinier,  pour 
l’entretien  des  parterres  et  orangerie  de  Meudon  pendant 
les  six  derniers  mois  1703  et  les  six  premiers  mois 

1 70A  (3  p.) aaoott 

À Antoine  Chevalier  , pour  l’entretien  des  jardins  bas 
du  Verlugadin  et  des  deux  étoiles  à côté,  pendant  les 

six  derniers  mois  1703  (2  p.) i65ott 

A Simon  Loin,  pour  l’entretien  des  jardins  hauts  de 
l’avenue  en  face  du  château  et  du  Mail  pendant  le  mémo 

temps  (2p.) ii5ott 

A Eustaciie  Ragon,  pour  l’entretien  des  grandes  et  pe- 
tites étoiles  des  jardins  hauts  de  l’avant-cour  du  château 

pendant  led.  temps  (2  p.) 8oott 

A François  Ragon,  pour  celuy  du  potager,  idem  (2  p.) 

. i5oott 

A Valentin  Lopin,  l’ontainier,  pour  l’entretien  des 

moulins,  idem  (2p.) îouott 

A Julien  Chevillard,  pour  l’entretien  des  fontaines, 

idem  (2p.) G5ott 

A Vincent  ToucnARD,  pour  l’entretien  des  jardins  et 
orangerie  de  Chaville  pendant  le  même  temps  (2  p.). 

i35o*t 

A Louis  Fiat,  fonlainier  de  Chaville,  pour  l’entretien 

des  fontaines,  idem  (2  p.) 900^ 

A Jacques  Tiiuret,  pour  l’entretien  du  jardin  de  Gaillon 

et  parc  de  Chaville,  idem  (2  p.) 45ott 

A André  Roisselet,  pour  l’entretien  du  jardin  d’Ursine 

à Chaville,  idem  (2  p.) 600*+ 

A Jean -François  Chevillart,  garçon  fonlainier  à 

Meudon,  idem  (2  p.) 270^ 

A Jean  Fiat,  autre,  idem  (2  p.) 270^ 

A Antoine  Hautecampagne,  autre,  idem 270^ 

A Louis  Fiat  le  jeune,  autre,  idem 220^ 

A la  mère  Resnard,  pour  le  nettoyement  des  cours 

de  Meudon,  pendant  led.  temps  (2  p.) îoo^ 

A Charles  Le  Roux,  pour  celuy  des  cours  de  Chaville, 

idem  (2p.) 5ott 

A Prévost,  pour  les  taupes  qu’il  a prises  dans  les  jar- 
dins de  Meudon  et  de  Chaville,  idem  (2  p.).  . . . i8ott 
29  juin  : à Charles  Jeanson  , jardinier,  pour  l’entre- 
tien qu’il  a fait  du  jardin  de  M.  Courtin,  prez  Meudon, 

pendant  les  six  derniers  mois  1708 3oott 

Somme  de  ce  chapitre 13900^ 
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JOURNÉES  D’OUVRIERS  DE  MEUDON  ET  DE  CHAVILLE. 

G janvier-  3 1 décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé , 
à la  journée  du  Roy,  en  la  dépendance  du  château  de 
Meudon,  pour  leurs  journées  et  autres  dépenses  faites 
depuis  le  mois  de  décembre  1703  jusqu’au  mois  de  no- 
vembre 170/1  (26  p.) 9779^  1 7*  ^ ' 

6 janvier- 28  septembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  en 
la  dépendance  du  château  de  Chaville  depuis  le  mois 
d’octobre  1703  jusqu’au  mois  de  septembre  170A  (8  p.) 
35itt  8* 

Somme  de  ce  chapitre  ....  toi3itt  5 5 8d 

DIVERSES  DÉPENSES. 

17  février  : à Louis  Fiat,  fontainier,  pour  avoir  rem- 
pli de  glace  les  glacières  de  Chaville,  en  janvier  . . 88rt 
i3  avril  : au  sr  LaChesnaye,  marchand  de  toile,  pour 
la  toile  qu’il  a fourni  pour  faire  des  bannes  pour  les  ma- 
gasins du  Roy  à Aleudon , pendant  le  mois  de  novembre 

dernier 1 3 8tt  1 6’  6d 

A Philippe  Pezart,  marchand,  pour  les  contre-cœurs 
et  poisles  à feu  qu’il  a fourni  au  château  de  Meudon.  . 

i32tt45G“ 

27  avril  : à Gromet,  marchand,  pour  les  planches  de 
batteau  et  autres  bois  qu’il  a fourni  pour  couvrir  les 
pierrées  dans  les  jardins  de  Meudon 83tl  8’ 

22  juin  : à Renaud,  épinglier,  pour  ouvrages  de  (ii 
de  fer  qu’il  a faits  et  fournis  aud.  château.  . 206'*  9’  7'' 

23  novembre  : à Jean-Antoine  Padelain,  ramonneur, 
pour  les  cheminées  qu’il  a ramonnées  et  réparées  en  la 
dépendance  des  châteaux  de  Meudon  et  de  Chaville.  . . 

. 87*  G5 

Somme  de  ce  chapitre 736H  4’  7d 

RIVIÈRE  D’EURE. 

9 mars  : au  sr  Moissonet,  à compte  de  8oott  qui  luv 
ont  esté  accordez  par  S.  M.  pour  son  dédommagement 
de  la  maison  à luy  apartenante,  seize  à Maintenon,  qui 
a esté  ruinée  par  les  travaux  du  grand  aqueduc  de  la  ri- 
vière d’Eure » 4oott 

4 may  : au  sr  Rillard,  notaire  à Maintenon,  pour  les 
écritures,  papiers,  parchemins  et  encre  qu’il  a fait  et 
déboursé  au  sujet  des  remboursemens  de  Maintenon,  les 

années  précédentes 25ott 

3 aoust  : à Martin  Collin,  entrepreneur,  à compte 
de  la  réparation  qu’il  a fait  au  pont  rouge  de  Maintenon. 

2000^ 

6 avril  — 3 1 décembre  : au  sr  Pigoreau,  chargé  de  la 

71 
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direction  des  travaux  de  l’aqueduc  de  la  rivière  d’Eure, 
pour  ses  apointemens  de  l’année  i 70Ü  (4  p.). . . i5oo+l 
A Boitel,  éclusier  à Maintenon,  pour  ses  apointe- 
mens pendant  le  même  temps  (4  p.) 365+* 

Somme  de  ce  chapitre 4oi5tt 

APOINTEMENS  D’EMPLOYEZ. 

20  janvier  1704 -3  novembre  1706  : au  s1'  Caille- 
teau, dit  L’Assürancf.,  architecte,  pour  ses  apointemens 
en  qualité  d’architecte  employé  aux  ouvrages  de  la  grande 
église  des  Invalides,  pendant  les  six  derniers  mois  1703, 
les  six  premiers  1704  et  les  six  premiers  1705  (3  p.).  . 

i5oo+1 

6 avril- 3i  décembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 
en  qualité  d’architecte  et  dessinateur  pendant  l’année 

1 704  (4p.) 5ooo+i 

20  janvier  1 704  - 3 novembre  1705  : au  sr  Le  Court, 
ayant  l’inspection  sur  les  ouvrages  de  l’église  des  Inva- 
lides, pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1703, 
six  premiers  170/1  et  six  premiers  1705  (3  p.). . 36oo++ 
17  février- 23  novembre  : au  sr  Le  Maistre,  inspec- 
teur du  palais  des  Thuilleries,  pour  ses  apointemens  du 
dernier  quartier  1703  et  des  trois  premiers  1704  (4  p.). 

1 57  5^ 

17  février  : à Desormeaux,  élève  de  l’Académie  de 
peinture  et  sculpture  de  Paris,  pour  sa  subsistance  (Jes 
six  derniers  mois  1702  et  de  l’année  1703,  à 22H  par 

mois 3g6tt 

17  février  : au  sr  Houasse,  autre  élève,  pour  sa  sub- 
sistance pendant  l’année  1703 a 64tt 

17  février- 3 aoust  : aux  s”  Nattier  frères,  élèves, 
pour  leur  subsistance  pendant  l’année  1703  et  les  trois 

premiers  mois  1704  (2p.) 660+t 

2 4 février- 16  novembre  : au  sr  L’Escuver,  architecte 
et  inspecteur  à Marly,  pour  ses  apointemens  du  dernier 
quartier  1703  et  des  trois  premiers  1704  (4  p.).  3ooott 
2 4 février-16  novembre  : au  sr  Montreuil,  inspec- 
teur à Marly,  pour  ses  apointemens  pendant  le  même 

temps  (4p.) 1200++ 

Au  sr  Galin,  garde-magasin  à Marly,  pour  idem 

(h  P-) 6oo++ 

16  mars- 23  novembre  : au  sr  Le  Carpentier,  ayant 
l’inspection  sur  les  ouvrages  qui  se  font  à Paris,  pour 
ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (4p.).  1 5oo+t 

6 avril- 5>  octobre  ; au  sr  Marigner,  pour  ses  apoin- 
temens des  trois  premiers  quartiers  1704,  y compris 
ceux  de  ses  deux  premiers  commis  et  frais  de  bureau 

(3  p.) 7800+1 


G avril- 3i  décembre  : au  s1  de  Montargis,  ayant  soin 
des  remboursemens  d’héritages,  pour  ses  apointemens 
delà  présente  année  1704  , y compris  1000++  pour  ceux 

de  son  commis  (4  p.) oooo++ 

Au  s1  Gabriel,  contrôleur  général,  pour  ses  apointe- 
mens  de  lad.  année  1704,  y compris  1000++  pour  ceux 

de  son  commis  (4p.) 9000++ 

6 avril -5  octobre  : au  sr  de  Cotte,  architecte  ordi- 
naire et  contrôleur  à Paris,  pour  ses  apointemens  et 
ceux  de  son  commis  pendant  les  trois  premiers  quartiers 

1704  (3  p.) 6700++ 

6 avril  — 3 1 décembre:  au  sr  Desjardins,  contrôleur  à 
Marly,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1704,  y com- 
pris 1000++  pour  ceux  de  son  commis  (4  p.  )..  . 6ooo++ 
Au  sr  de  Cotte  le  jeune,  contrôleur  à Fontainebleau, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps,  y compris 
1000++  pour  ceux  de  son  commis  (4  p.)  ......  5ooo++ 

Au  sr  Brunault,  pour  ses  apointemens  de  lad.  année 

1 704  (4  p.) 3ooot+ 

Au  sr  Marchand,  pour  idem  (4  p.) 2000++ 

Au  sr  de  l’Epine,  ayant  soin  des  placets  et  tenant  les 
registres  pour  les  démolitions,  pour  idem  (4  p.)  2000++ 

Au  sr  de  Beaulieu,  pour  idem  (4  p.) i5oo++ 

Au  sr  de  la  Motte,  pour  idem  (4  p.) 1 200++ 

Au  s1  Le  Pautre,  dessinateur  et  graveur,  pour  idem 

(4  p.) 2 000++ 

Au  s1  Rivet,  dessinateur,  pour  idem  (4  p.)  . . 2000*+ 
Au  sr  Carlier,  dessinateur,  pour  idem  (4p.).  1 200++ 
Au  sr  Aubert,  dessinateur,  pour  idem  (4  p.). . 1200+1 

Au  sr  Cauchy,  ancien  dessinateur,  pour  idem  (4  p.).  . 

1200+* 

A luy,  comme  inspecteur  à Meudon,  idem  (4  p.).  . . 

1800+I 

Au  sr  de  Beaufort,  directeur  des  magasins  du  Roy  à 

Paris,  pour  idem  (4p.) 3ooo++ 

Au  sr  L’Abbé,  ayant  soin  de  visiter  les  ouvriers  à 

Paris,  pour  idem  (4p.) 1800*+ 

Au  s1'  Lefebvre,  pour  l’entretien  de  la  Samaritaine, 

pour  idem  (4  p.) 25oo++ 

Au  sr  de  l’Isle,  contrôleur  à Monceaux,  pour  idem 

(4p.) 1800+I 

Au  sr  Lambert,  contrôleur,  pour  idem,  y compris  1000+* 
pour  les  apointemens  de  son  commis  (4  p.). . . . Gooo++ 
Au  sr  Mollet,  contrôleur  général,  en  considération  du 
séjour  qu’il  a fait  à Versailles  pendant  lad.  année  1 704 

(4p.) 2000+1 

Au  sr  de  Rusé,  contrôleur  à Saint-Germain,  pour  ses 
apointemens  1704,  y compris  îooo+l  pour  ceux  de  son 
commis  (4p.) 5ooo+i 
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Au  sr  Cochu,  contrôleur  à la  Machine,  pour  scs  apoin- 

temens  de  l’année  170/1  (4p.) 36oott 

Au  sr  d’Etrechy,  contrôleur  à Meudon,  pour  idem 

(A  p.) 4ooott 

Au  sr  Bordé,  concierge  des  Bâtimens  à Versailles, 

pour  idem  (A  p.) 5oott 

Au  s'  Moreet,  directeur  des  plants  d’arbres,  pour 

idem  (4p.) i8oott 

Au  sr  Hadbrat,  inspecteur  à Chaville,  pour  idem 

(4  p.) iaooH 

Au  s1'  Delaplack,  inspecteur  à Fontainebleau,  pour 

idem  (4p.) 6oott 

Au  sr  Crescent,  contrôleur,  pour  idem  (4  p.).  Sooo^ 
Au  sr  Hauteclair,  inspecteur  des  plants  aud.  Fontai- 
nebleau, pour  idem  (4  p.) 1200^ 

Au  sr  Bisot,  employé  au  bureau  des  plans  et  des- 
seins, pour  idem  (4p.) 1200^ 

Au  sr  Derville,  inspecteur  au  palais  de  Luxembourg, 

pour  idem  (4  p.) i5oott 

6 avril- 3 1 décembre  : au  sr  de  l’Epée,  pour  ses 
apointemens  et  ceux  de  son  commis  pendant  le  dernier 
quartier  1703  et  les  trois  premiers  1704  (4  p.).  3925^ 
6 avril  - 3 1 décembre  : au  sr  Le  Maistre  , expert  des 
Bâtimens,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 

1703  et  de  l’année  1704  (5  p.) 3ooott 

Au  sr  L’Epine,  autre,  pour  idem  (5  p.  ) 3ooott 

6 avril- 3i  décembre  : au  sr  Papillon,  commis  de 

M.  Gabriel,  pour  ses  apointemens  de  l’année  170/1 

(4  p.).... ôoott 

e5  mav-3i  décembre:  à Pierre  Coustillier,  cy-de- 
vant  jardinier  à Trianon,  pour  sa  pension  de  l’année 

1704  (4  p.) i5oott 

Au  sr  Laguipière,  inspecteur  à La  Chapelle,  pour  ses 

apointemens  du  dernier  quartier  1703  et  des  trois  pre- 
miers 1704  (4  p.) 1200** 

Au  s’  Paillet,  peintre,  pour  ses  apointemens  pendant 

le  même  temps ( 4 p.) i5oott 

20  may-16  novembre  : au  sr  Parisot,  inspecteur  à 
Trapes,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1703 

et.  des  deux  premiers  1704  (3p.) i35ott 

Au  sr  Le  Goux,  inspecteur  à Saclay,  pour  idem  (3p.) 

i35ott 

25  may-3i  décembre  : au  sr  Jumel,  inspecteur  au 
Perray,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  170.3 

et  des  trois  premiers  170/1  (4p.) 900^ 

Au  1 Perrot,  autre  à Trianon,  pour  idem  (4  p.). . . 

1200tt 

\u  sr  LaCroix,  autre  au  petit  parc,  pour  idem  (4p.). 
1200H 


25  may-i6  novembre  : au  sr  Serin,  autre  au  pota- 
ger, pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier  1703  et 

des  deux  premiers  1704  (3p.) 45ott 

Au  s1'  Andrieux,  toiseur,  pour  idem  (3  p.)  . . i5oo^ 
Au  sr  Andrieux  le  fils,  aydant  aux  toisez,  pour  idem 

(3  p.) 274*+ 

2 5 may-3i  décembre  : au  sr  Delafontaine,  garde-ma- 
gasin du  plomb,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quar- 
tier 1703  et  des  trois  premiers  1704  (4  p.)...  2ooott 
Au  sr  Michelet,  autre  au  magasin  du  fer,  pour  idem 

(4  p.) 1200tt 

Au  sr  Tanevot  fils,  autre  au  château,  pour  idem 

(3  p.) (175^ 

25  may-16  novembre  : au  sr  de  la  Boulaye,  autre 
aux  vitres,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 

1703  et  des  deux  premiers  1704  (3  p.) 67 5+t 

Au  sr  Villiard,  employé  aux  ouvrages  de  pavé,  pour 

idm(4p.) 1200^ 

Au  sr  Germain,  inspecteur  à cheval  sur  les  plants, 

pour  idem  (3  p) 900^ 

Au  sr  Girard,  inspecteur  à la  pépinière  du  Roulle, 

pour  idem  ( 3 p.  ) 45ott 

A Louis-Clément  Garnier,  jardinier  de  lad.  pépinière, 

pour  idem  (3  pl) 900*1 

25  may-16  novembre:  au  sr  Coypel  père,  peintre, 
pour  ses  apointemens  des  deux  derniers  quartiers  1703 

et  du  premier  1704  (3  p ).. 2 25ott 

Au  s1'  Delafosse,  autre  peintre,  pour  idem  (4p.)... 

; 2 2 5o^t 

Au  s*  Jouvenet,  autre,  pour  idem  (3  p.) 900^ 

25  may-3i  décembre  : au  sr  Chuppin,  contrôleur  à 
Chambord,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 

1703  et  des  trois  premiers  1704  (4  p.) 3ooott 

Au  sr  Créant,  inspecteur  à Saint-Germain,  pour  idem 

(4  p.) 6oott 

1er  juin  : à Mézière,  ancien  appareilleur  des  Bâti- 
mens , pour  la  pension  qui  luy  a esté  accordée  par  S.  M. 

pendant  la  présente  année i5ott 

22  juin  : au  sr  Boulogne  l’aîné,  pour  sa  pension  de 

l’année  1703 4oott 

Au  sr  Boulogne  le  jeune,  peintre,  pour  idem..  4oott 

Au  sr  Poerson,  autre,  pour  idem 4oott 

Au  sr  Desportes,  autre,  pour  idem 5oott 

Au  sr  Coypel  le  jeune,  autre,  pour  idem 5oott 

Au  sr  Corneille,  autre,  pour  idem 700^ 

22  juin  : au  sr  de  Saint-Georges,  historiographe  de 
l’Académie  de  peinture  établie  au  Louvre,  à Paris,  par 
gratification  pendant  l’année  1703 i5ott 
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Au  sr  Vivien,  peintre  en  pastel,  par  gratification  pour 

son  logement  pendant  1703 200++ 

29  juin-3i  décembre  : au  sr  Antoine,  pour  la  pen- 
sion que  le  Roy  luy  a accordée  et  à ses  fils  pour  l’année 

170^  (2  p.) 5oo++ 

5 juillet- 3 1 décembre  : au  sr  Gagnard,  élève  sculp- 
teur, pour  sa  subsistance  pour  l’année  170/1  (2  p.).  • . 

26/1++ 

3 aoust  : à Haubrat,  élève  de  l’Académie  de  pein- 
ture et  sculpture,  pour  neuf  mois  de  sa  pension  échus 

le  dernier  juin 1 98^ 

x\u  sr  du  Meny,  élève  de  lad.  Académie,  pour  trois 

mois  de  sa  pension 66++ 

10  aoust  : au  sr  Deslouit,  employé  au  magasin  des 
démolitions,  pour  une  année  de  ses  apointemens  échus 

le  dernier  juin  1 703 1200++ 

10  aoust-16  novembre:  au  sr  Rennekin  , charpentier 
liégeois,  pour  ses  apointemens  des  deux  premiers  quar- 
tiers 170^  (2p.) 900++ 

17  aoust  : à François  Girardon,  sculpteur  ordinaire 

du  Roy,  pour  sa  pension  de  l’année  1703 2000++ 

Au  sr  Nicolas  Coustou,  autre,  pour  idem.  . . . 2000++ 
3i  aoust  : à la  veuve  du  sr  Boucault,  garde-magasin 
de  la  Machine,  pour  ses  apointemens  des  sept  premiers 

mois  170/1 525++ 

12  octobre  : au  sr  Antoine  Coyzevox,  sculpteur  ordi- 
naire du  Roy,  pour  la  pension  qui  luy  a esté  accordée 
par  S.  M.  en  lad.  qualité  pendant  l’année  dernière  1703. 

4ooo++ 

3i  décembre  : au  sr  de  Beauvais,  notaire  des  Bâti- 

mens,  pour  sa  pension  pendant  170A A00++ 

Aux  R.  P.  Récolets  de  Versailles,  pour  avoir  célébré 
la  messe  à la  chapelle  de  la  Surintendance  en  170/1 . . 

25ott 

Aux  R.  P.  Récolets  de  Saint-Germain-en-Layc,  pour 
avoir  célébré  la  messe  à la  chapelle  de  la  Machine  en 


170/1 ioo++ 

Somme  de  ce  chapitre 17/1397^ 


APOINTEMENS  D’INSPECTEURS  ET  INVALIDES. 

i3  janvie;-ifi  novembre:  au  sr  La  Chambre,  garde  à 
cheval  à Saclay,  qui  a le  soin  des  rigolles  de  Meudon, 
pour  ses  apointemens  du  mois  de  novembre  1703  au 

mois  d’octobre  170/1(6  p.) 84o++ 

A Martin,  autre  au  Perray,  pour  idem  (fi  p.).  5 /« oM 
A Bernard,  autre  à l’étang  de  Vieille-Eglise,  pour 
idem  (6  p.) 54o++ 


A François  Poirier,  autre  au  Pré-Clos,  pour  idem 

(fi  P-) 54o++ 

A Le  Maistre,  autre  à l’un  des  pavillons  de  Trappes, 

idem  (6  p. ) . . 54o++ 

A du  Trivier,  autre  à Trappes,  pour  idem  (fi  p. ).  . 

' 54o++ 

A François  Vialet,  autre  au  Mesnil,  pour  idem  (6  p.). 

54otf 

A Denis  Rosay,  autre  à pied,  sur  la  chaussée  de 

l’étang  du  Port-Royal,  pour  idem  (6p.) 366F 

A Gaspard  Fourgault,  dit  Busigny,  autre  à Bue,- 

pour  idem  (6p.) 366tt 

i3  janvier-16  novembre  : à Louis  Baccary,  dit  Dilli- 
gent,  soldat  invalide  à Marly,  pour  ses  apointemens  des 
deux  derniers  quartiers  1703  et  des  trois  premiers  170/1 

(4  p.) 75oh  . 

Au  sr  Bian,  inspecteur  à Chambord,  pour  ses  apoin- 
temens du  dernier  quartier  1703  et  des  trois  premiers 

1704  (4  p.) 366*+ 

2 4 février- 1 4 décembre  : à Nicolas  Chevalier,  in- 
specteur à Noisy,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quar- 
tier 1703  et  des  trois  premiers  1704  (4  p.).  . . . 5oo++ 
6 avril- 3 1 décembre  : à Monplaisir,  soldai  invalide 
à Fontainebleau,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1704 

(4  p.) 363++ 

1 1 may-3i  décembre  : à Pierre  Luciiet,  inspecteur  à 
Monceaux,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1704  (4  p.). 

. 675++ 

Somme  de  ce  chapitre 7/166++ 

GRATIFICATIONS. 

6 janvier  : à Laurent,  plombier,  par  gratification, 
pour  l’inspection  qu’il  a eu  sur  les  aqueducs  de  la  dé- 
pendance de  la  Machine  en  1703 ioo*+ 

A Nicolas  Prouvais,  portier  des  deux  portes  de  la 
grande  tour  de  la  Machine,  pour  ses  gages  pendant 

l’année  dernière  170.3 100++ 

1 3 janvier  : au  s1'  Cociiu,  contrôleur  à la  Machine, 

par  gratification,  pour  l’année  1703 1000++ 

A Louis  Baccary,  dit  Diligent,  soldat  invalide  employé 

à Marly,  par  gratification  pour  1708 5o++ 

A Pasquier  Souciiet,  jardinier,  pour  le  soin  qu’il  a 
pris  des  orangers  du  château  de  Fontainebleau  en  1 708 

* 3oo+l 

A Galand,  Le  Basque  et  Boulanger,  garçons  du  ma- 
gasin des  démolitions  à Versailles , par  gratification , pour 
avoir  chacun  un  justàcorps  de  la  livrée  du  Rov. . 100+* 

3 février  : à Scal,  marbrier,  pour  le  soin  qu’il  a eu 
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de  conduire  les  ouvriers  marbriers  qui  ont  travaillé  aux 

ouvrages  de  marbre  du  château  de  Marly i °°tt 

9 mars  : au  s1'  Minus,  capitaine  commandant  les 
vaisseaux  du  canal  de  Versailles,  pour  le  seivice  qu’il  a 
rendu  sur  le  canal  de  Fontainebleau  les  années  précé- 
dentes  /|00tl 

9 mars  : à Jean-Baptiste  Boyvi.net,  jardinier,  ayant 
l’entretien  du  jardin  et  orangerie  de  Versailles,  en  consi- 
dération des  ravines  causées  par  les  grandes  pluyes  qui 

ont  boul versé  led.  jardin  en  i 70$ sooo11 

îG  mars  : au  s1  de  Lahire,  pour  le  soin  extraordinaire 
(■u’il  prend  au  sujet  des  Globes  du  Roy  pour  Marly . . . 

îocoN 

j 3 avril  : an  sr  Monget,  garde  aux  Graissets,  pour  luy 

avoir  un  cheval 1 /|0 

A Rgutoille,  antre  au  réservoir  du  Jongleur,  idem.. 
1 â ott 

18  may  : à Charles  Amelot,  jardinier  de  Marly, 
i5oott,  outre  son  entretien  ordinaire,  à cause  du  nou- 
veau mail  dans  le  bosquet  du  côté  du  village  et  autres 
augmentations  que  S.  Al.  a fait  dans  led.  jardin  depuis 

son  marché îooo11 

25  may  : à Silvain  Lerot,  scieur  de  pierre,  pour  luy 
donner  moyen  de  subsister  et  de  s en  retourner  en  son 
pays  pour  se  rétablir  d’un  effort  qu’il  s’est  donné  en  le- 
vant une  pierre  à la  chapelle  du  c.ialcau  de  Versailles 

où  il  travailloit 

22  juin  : à Bon  Briot,  miroitier,  pour  les  augmen- 
tations de  glaces  qu’il  a posées  et  nettoyées,  démontées 
et  reposées  tant  au  château  de  Versailles,  J rianon  et 

Marly  qu’à  Meudon 3001’ 

22  juin  : au  sr  Villiard,  préposé  aux  eaux  bonnes  à 
boire,  pour  l’inspection  qu’il  a eu  sur  les  ouvrages  de 

pavé  en  1 708 3ooM 

Au  sr  Le  Pautre,  dessinateur  et  graveur  employé  au 
bureau  des  plans  et  desseins  de  la  Surintendance,  pai 

gratification • • • ^°°tt 

Au  sr  Rivet,  dessinateur,  employé  idem 3oott 

Au  sr  Caiîlier,  autre,  idem 3oott 

Au  s1  Aubert,  autre,  idem 3ooN 

A Remy  Denis,  fontainier  à Trianon,  pour  la  pein- 
ture qu’il  a mis  aux  deux  cascades  de  Trianon.  . . 1 oott 
A Tanevot  père,  inspecteur  des  Batimens,  pour  pa- 
piers, crayons,  encre  et  plumes  qu  il  a fourni  pour  des- 
siner pendant  l’année  dernière i5ott 

Au  sr  Tailly,  inspecteur  des  Bâtimens  a Compïègne, 
pour  le  soin  qu’il  a pris  de  iaire  entretenir  les  routtes 

et  fossez  de  lad.  forest  en  1708 i5oH 

6 juillet  : à François  Coustillier,  jardinier  du  Val, 
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pour  les  ravines  qu’il  a rétablies  par  plusieurs  fois  dans 

le  jardin  du  pavillon  du  Val,  en  1708 i5oH 

Au  sr  de  Beaulieu  , pour  les  services  cl  les  voyages 
qu’il  a faits  pendant  l’année  dernière  1708.  . . . 3oo» 
i3  juillet  : au  sr  Si'ingola,  sculpteur,  pour  dix  jour- 
nées de  maladie  qui  luy  est  venue  par  les  veilles  et  le 
travail  continuel  qu’il  a fait  nu  nouveau  ba«sin  d’un  des 

bosquets  du  château  de  Marly 100^ 

3 aousl  : à Duciiemin,  cy-devant  portier  du  jardin  du 
palais  des  ThuiUeries,  pour  la  pension  qui  luy  a esté 
accordée  par  S.  M.  pour  1 ayder  a subsister  pendant  la 

présente  année 

A François  Lav'eciiëf,  dit  Duparc,  jardinier  du  châ- 
teau neuf  de  Saint— Gcrmain-on-Laye,  en  considération 
des  fruits  nouveaux  qu’il  a donnez  au  Roy  et  à la  Reyne 

d’Angleterre iuott 

17  aoust  : au  sr  de  la  Motte  , pour  les  menues  dé- 
penses et  voyages  extraordinaires  qu’il  a lait  pour  le  ser- 
vice du  Roy  à Marly  et  autres  endroits 3oo« 

7 septembre  : à Claude  Marie,  manœuvre,  qui  s’est 
blessé  en  travaillant  à la  chapelle  du  château. . . .,.  3ott 
21  septembre  : à Jacques  Trippier,  chirurgien  des 
Bâtimens  à Marly,  pour  les  dépenses  extraordinaires  qu’il 
a été  obligé  de  faire  pendant  la  présente  année  pour  la 
guérison  des  ouvriers  qui  ont  esté  blessez  en  travaillant 
dans  la  dépendance  de  Marly  et  de  la  Machine ...  2 0 0tt 
21  septembre  : au  s1  Marchand,  pour  les  menues  dé- 
penses et  voyages  extraordinaires  qu’il  a faits  pour  le  ser- 
vice du  Roy,  à Marly,  Paris  et  autres  endroits  . . 3oo« 

1 2 octobre  : au  sr  Tailly,  inspecteur  des  Bâtimens  à 
Compïègne,  pour  le  soin  qu  il  a pris  de  faire  entretenir 
les  routtes  et  les  fossez  de  la  forest  en  170/1 ...  . i5oti 
A Jean  Merseron,  dit  La  Violette,  garde-magasin  du 
canal  de  Versailles,  pour  le  soin  qu’il  a eu  dud.  magasin 

pendant  les  six  premiers  mois  170/1 îoo*1 

28  octobre  : à Benoist  Gacon,  pauvre  homme  âgé  de 
62  ans  et  sa  femme  âgée  de  6â,  en  considération  de  ce 
que  leur  lils,  qui  étoit  charpentier,  a esté  tué  d’une  chute 
en  travaillant  au  salon  du  château  de  Versailles. . . 60^ 
Au  sr  Marquan,  scieur  de  pierre,  qui  a eu  la  teste  tra- 
cassée en  travaillant  à la  chapelle,  pour  luy  donner 

moyen  de  subsister 

Au  s‘  de  Beaufort,  directeur  des  magasins  du  Roy  a 
Paris,  pour  plusieurs  voyages  qu’il  a faits  à Versailles, 
Marly  et  Meudon,  tant  pour  y conduire  des  figures  de 
marbre  et  les  globes  qui  étoient  à l’hôtel  de  Lionne  que 
les  feux  d’artifice , et  pour  les  soins  et  les  dépenses  extra- 
ordinaires qu’il  a fait  pour  le  service  de  S.  M . . . . 600N 
1/1  décembre  ; à François  Pili.ot,  contreposenr,  qui 
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a eslé  dangereusement  blessé  en  travaillant  à la  cha- 


pelle  3oH 

A Jean  Laine,  autre  ouvrier  blessé,  idem 3ott 


21  décembre  : à Louise  Salle,  veuve  Jean  Gruau, 
dont  le  mari  s’est  tué  en  travaillant  «à  la  Machine.,  4ot! 

3i  décembre  : au  sr  Infray,  commis  à la  poste  do 
Versailles,  pour  le  soin  qu’il  a pris  des  lettres  et  pa- 
quets concernans  les  Bàtimens  pendant  170/1.  . . ioott 
Au  sr  Brunault,  inspecteur  à Vincennes,  par  gratifi- 
cation   ioott 

A luy,  pour  le  soin  qu’il  a pris  pour  la  conservation 

des  arbres  pendant  lad.  année  170A 3oott 

Au  sr  Coquart  de  la  Motte,  intendant  des  Bàtimens, 
pour  le  service  actuel  qu’il  a rendu  dans  les  bàtimens.  . 

900^ 

A luy,  pour  la  pension  qui  luy  a esté  accordée  par 
S.  M.  à cause  des  soins  qu’il  prend  à la  vcriflication  des 

toisez  et  pour  y eslre  présent i5oott 

Aux  palfreniers  des  écuries  du  Roy,  pour  les  fumiers 
qui  leur  ont  esté  pris,  pendant  le  séjour  de  S.  M.  à 
Fontainebleau,  pour  les  parquets  des  environs  du  châ- 


teau  rjrjW 

Somme  de  ce  chapitre i486att 


ENTRETIENS  DES  MAISONS  BOVALLES. 

i3  janvier- 3 1 décembre  : à Beaulieu,  portier  de 
l’hôtel  des  Inspecteurs,  pour  ses  apointemens  des  six 


derniers  mois  1703  et  de  l’année  170/1  (3  p.).  . . 55ott 
A Le  Bled,  portier  de  l’hôtel  de  Limoges,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (3  p.) 55o'i 


i3  janvier- 2 mars  : à Germain,  portier  du  Cours- 
la-Reyne  du  côté  des  Thuilleries,  pour  ses  apointemens 
des  six  derniers  mois  1702  et  de  l’année  entière  170.3 


(2  P-) 276^ 

A Bacouel,  autre  du  costé  de  ChaiUot,  pour  idem 

(2  P-) 275« 

A Antoine  Toireau  , garde  des  avenues  du  palais  des 
Thuilleries,  pour  pareils  apointemens  (2p.)....  i5ott 


20  janvier  : à Louis  de  la  Lande,  jardinier,  ayant  l’en- 
tretien du  boulingrin  du  château  neuf  de  Saint-Ger- 
main-en-Laye,  en  considération  de  l’augmentation  d’en- 
tretien dud.  jardin  pendant  1703 250^ 

3 février- 3 1 décembre  : à Jubin,  jardinier,  ayant 
1 entretien  du  grand  parterre  et  du  grand  jardin  du  pa- 
lais de  Luxembourg,  du  jardin  particulier  de  feue 
Madame  de  Guise  et  du  petit  jardin  de  l’Orangerie  dud. 
palais,  pour  led.  entretien  pendant  les  trois  derniers 
quartiers  1703  et  le  premier  170A  (à  p.) 2000^ 


A la  veuve  Le  Maire  et  à Estienne  Le  Maire,  son  fils, 
jardiniers,  ayant  l’entretien  des  plants  d’arbre  à costé  du 
grand  parterre  dud.  palais  et  du  jardin  particulier  de 
loue  Mademoiselle  aud.  palais,  pour  ses  apointemens 

pendant  le  même  temps  (à  p.) . 6oott 

3 février- 17  aoust  : au  sr  Barrkre  et  à sa  veuve, 
concierges  dud.  palais,  pour  leurs  apointemens  des  neuf 
derniers  mois  1703  et  des  six  premiers  1704  (4  p.)..  . 

1 25ott 

3 février- 2,3  novembre  : à David  Tinemberg,  Suisse 
de  la  grille  de  1 entree  dud.  palais,  pour  ses  apointe- 
mens des  trois  derniers  quartiers  1703  et  du  premier 

P-) 3oott 

A Jean  Tinemberg,  Suisse  de  la  grille  de  l’entrée  du 

jardin  dud.  palais,  pour  idem  (4p.) 3oott 

A Julien  Dujardin,  portier  de  la  basse  cour  dud.  jar- 
din sur  la  rue  de  Vaugirard,  pour  idem  {li  p.).  . . 30ott 
A Michel  Le  Duc,  Suisse  de  la  basse  cour  dud.  palais 

sur  la  rue  d’Enfer,  pour  idem  (4  p.) . 3oott 

A Petre,  Suisse  de  la  grille  dud.  palais,  pour  idem 

P-) 3oott 

A Baradel,  portier  de  l’Observatoire,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (4  p.) aooH 

17  février- 21  décembre  : à la  damoiselle  Masson  et 
sa  sœur,  pour  l’entretien  des  parterres  en  gazon  des  trois 
bosquets  et  des  allées  au  pourtour  desd.  parterres  au 
jardin  du  palais  des  Thuilleries,  pour  ses  apointemens 
des  trois  derniers  quartiers  1703  et  des  deux  premiers 

i7o/|  (5  P-) 2562»  ios 

A Lf.  Bouteux,  jardinier,  ayant  l’cnlrcticn  de  l’oran- 
gerie du  jardin  dud.  palais,  pour  ses  apointemens  pen- 
dant le  même  temps  (5  p.) 112 5*+ 

2 mars- 21  décembre:  à Philbert  Dupuis  , jardinier, 
pour  l’entretien  des  parterres  tant  de  broderie  que  de 
gazon,  palissade  de  jasmin  le  long  de  la  terrasse  et  do 
toutes  les  allées  et  bosquets,  plants  d’arbre,  terrasse  du 
costé  de  l’eau,  fer  à cheval  et  le  tour  du  bassin  octo- 
gone, pendant  le  dernier  quartier  1703  et  les  trois  pre- 
miers 1704  (4  p.) 6600» 

2 mars  - 2 1 décembre  : à la  veuve  Carbonnet,  pour  l'en- 
tretien de  la  haute  allée  des  maronniers  et  pour  son  lo- 
gement pendant  les  trois  derniers  quartiers  1703  et  les 

deux  premiers  1704  (4p.) 75ott 

2 mars- 17  aoust  : à Hulmé,  portier  de  la  porte  par 
où  Ton  voiture  les  fumiers,  pour  ses  gages  des  trois  der- 
niers quartiers  1703  et  des  deux  premiers  170/1  (3p.) 

375tt 

À Lamv,  autre  du  côté  du  Pont-Royal,  pour  ses  gages 
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de  l’année  170.3  et  des  six  premiers  mois  1706  (3  p.). 

A5ott 

A Le  Nez,  autre  du  coslé  du  manège,  pour  ses  gages 

pendant  le  même  temps  (3  p.) A5o* 

g mars  : à Duterire  , concierge  des  écuries  de  Mgr  le 
duc  de  Bourgogne,  à Fontainebleau,  pour  ses  gages  de 

l’année  1708 ioo* 

1 1 may-3  aoust  : à Henry-Thomas  Debugny,  jardi- 
nier, ayant  l’entretien  du  jardin  de  Vincennes,  pour  les 
trois  derniers  mois  1708  et  les  trois  premiers  170/1 

(9  p.) 75ott 

A Jean  Chevillard,  fonlainier,  pour  l’entretien  des 
fontaines  dud.  château  pendant  led.  temps  (2  p.).  3oo* 

entretiens  de  fontainebleau. 

11  may  : à la  veuve  Julien  Debray,  ayant  l’entretien 
de  la  moitié  du  grand  parterre  du  Tibre  du  château  de 
Fontainebleau,  pour  ses  apointemens  du  deuxième  quar- 
tier 1 703 âbott 

A Gaspard  Guinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre  moi- 
tié, pour  idem a5ott 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  celuy  du  jardin  des  Pins 

et  celuy  de  l’étang,  pour  idem 176^ 

A Chatillon,  ayant  celuy  du  jardin  de  la  Reyne  et 

des  orangers,  pour  idem âoo* 

A Gabriel  Dorchemer,  dit  La  Tour,  ayant  celuy  du 

jardin  de  la  Conciergerie,  pour  idem u11  5’ 

A la  veuve  Besnard,  tutrice  de  son  fils,  ayant  celuy 

de  l’hôtel  d’Albret,  pour  idem 35* 

A Chatillon,  pour  avoir  soin  de  netLoyer  l’étang  et 

les  canaux  du  jardin  des  Pins,  pour  idem 5o* 

A la  veuve  Jean  Dubois,  peintre , pour  le  nettoyement 

de  toutes  les  peintures , pour  idem 1 5o* 

A Jacques  Grognet,  couvreur,  ayant  celuy  de  toutes 

les  couvertures,  pour  idem 7 8 5++ 

A la  veuve  Tisserant,  ayant  celuy  des  vitres  dud.  châ- 
teau, pour  idem 3 7 5+t 

A la  veuve  Vieuxpont,  ayant  celuy  du  jardin  potager 

et  fruitier  du  jardin  neuf,  pour  idem A 5* 

A André  Girard,  ayant  celuy  des  plombs  des  couver- 
tures, pour  idem , 100* 

A JeanNivelon,  pour  le  nettoyement  du  jeu  du  Mail 

et  des  palissades,  pour  idem 97+*  2 5 6‘* 

AVarin,  ayant  celuy  des  espaliers  du  parc,  pour  idem. 

203*  i5s 

A Louis  Desbouts,  ayant  celuy  des  allées  et  contr’- 

allées  du  parc,  pour  idem 52.5* 

Aux  Religieux  de  la  Charité  d’Avon , pour  leur  pen- 
sion pendant  led.  temps /i 87P  10’ 


A Voltigeant,  ayant  l’entretien  de  tous  les  batteaux  du 

canal,  pour  idem 5o* 

A Louis  Dubois,  concierge  du  logis  de  la  fontaine 

B cl!  eau,  pour  idem 37*  10’ 

A Pion  , pour  le  soin  et  nourriture  des  carpes  et  cignes 

du  canal , pour  idem 43A*  5’ 

A Cousturier,  ayant  le  soin  et  entretien  des  fontaines, 

pour  idem e5o* 

A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hôtel  d’Albret, 

pour  idem 2 5* 

A Toulet,  concierge  du  pavillon  où  loge  Monsieur  le 

Surintendant  des  finances,  pour  idem 5o* 

A la  veuve  de  la  Salle,  concierge  de  la  Surinten- 
dance des  Bàliinens,  pour  idem 5o* 

A Antoine  Gervais,  portier  du  parc,  pour  idem.  7.0* 
A Cosme  Petit,  portier  de  la  cour  du  Cheval  Blanc 

du  château  neuf,  pour  idem 5o* 

A Gabriel  Dorchemer,  concierge  dud.  château..  75* 
A Chatillon,  ayant  le  soin  et  entretien  de  l’horloge 

dud.  château,  pour  idem 2 5* 

90  juillet  : à la  veuve  Julien  Debray  et  autres  cy-des- 
sus  qui  ont  les  entretiens  de  Fontainebleau,  pour  leurs 
gages  du  troisième  quartier  1708 6071*  7”  6d 

1 2 octobre  : à eux,  pour  le  dernier  quartier  i 708 . . 

5071*  7’  G'1 

3i  décembre  : à eux,  pour  le  premier  quartier  170/1. 
5389«i7s  a“ 

2 5 may- 91  décembre  : à Clinciiant,  concierge  du  pa- 

lais des  Thuilleries,  pour  ses  gages  de  l’année  1703 
(ô  p.) /i3oo* 

8 juin  : aux  Religieuses  Capucines  du  nouveau  cou- 
vent, pour  l’entretien  de  leur  jardin  pendant  l’année 

1708 4oo* 

2ojuillet-23  novembre  : au  sr  Duru,  concierge  et 
garde-meubles  du  château  de  Vincennes,  pour  ses  apoin- 
temens du  dernier  quartier  1703  et  du  premier  170/1 

(2p.) 9oott 

A Pierre  Tiiiery,  garçon  dud.  Duru,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (2  p.) . 2.00* 

A Nicolas  Délié,  autre,  pour  idem  (2  p.)..  . • 2.00* 

3 aoust  : au  sr  Charpentier,  garde  des  avenues  du 

parc  de  Vincennes,  pour  ses  gages  du  premier  quartier 
1 70/1 1 00* 

2 3 novembre  : au  sr  Couplet,  concierge  de  l’Obser- 
vatoire, pour  ses  apointemens  des  six  premiers  mois 

170/1 25o* 

3t  décembre  : aux  Religieux  de  la  Très-Sainte-Tri- 

nité  du  couvent  fondé  à Fontainebleau,  pour  l’entretien 
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Tune  lampe  d’argent  garnie  de  ses  chaînons  que  S.  M.  a 
donnée  pour  brûler  jour  et  nuit  devant  ie  Très  Saint  Sa- 
crement de  l’autel,  et  pour  la  fourniture  et  entretien  des 
ornemens  et  luminaire  pour  la  célébration  du  service  di- 
vin pendant  la  présente  année 3oott 

Au  s'  Dupont  et  à Jeronime  Dupont,  sa  fille  aînée, 
pour  leur  pension  à cause  de  l'entretien  de  la  vollière, 
(ju’il  avoit  avant  qu’elle  lût  convertie  en  orangerie,  pen- 
dant 17 où Goott 

A Nicolas  Tiiierv,  ayant  la  garde  et  conciergerie  du 
chenil  neuf  et  du  vieux,  qui  est  à présent  la  petite  écurie 
à Fontainebleau,  pour  ses  gages  de  l’année  170 ù . ioott 
A Nicolas  Dorciiemer,  pour  la  pension  que  le  Roy luy 
a accordée  sur  le  nettoyement  des  cours  du  château  de 
Fontainebleau  dont  il  étoit  chargé  et  que  S.  M.  a sup- 
primé, l’ayant  mis  à l’entretien,  et  ce' pour  i 70/1.  îoott 
A Julien  Lory,  horlogeur,  ayant  l’entretien  et  répara- 
tion de  l’horloge  dud.  château,  pour  l’année  170/1..  . . 

îooti 

A Desplats,  ayant  la  charge  de  garde  de  la  basse 
cour  et  des  cuisines  dud.  château,  pour  ses  gages  170/1. 

5ott 

A Charles  Picault  de  Deknault,  ayant  la  charge  de 
garde  de  la  basse  cour  du  Cheval  blanc  aud.  château , pour 

l’année  170Z1 87^  ios 

An  s1'  de  Courcelle,  garde-meuble  du  château  de 
Fontainebleau,  ayant  la  charge  de  faire  tendre  et  nel- 
iover  les  meubles  dud.  château  et  veiller  à la  conserva- 
tion d’iceux,  pour  ses  gages  de  lad.  année  170/1  . 3ooH 
A M.  Seguin,  concierge  du  château  du  Louvre, 
ioott  pour  distribuer  à Henry  de  Lionne  et  François 
Parmentier,  pour  le  soin  qu’ils  ont  eu,  pendant  l’année 
170Ù,  de  ballayer,  nettoyer,  allumer  et  éteindre  le  feu 
dans  les  salles  des  Académies  d’architecture,  peinture 

et  sculpture,  établies  au  Louvre ioott 

Somme  de  ce  chapitre.  . . /i98o3tt  19’  8'1 

GAGES  D’OFFICIERS  ET  EMPLOYEZ. 

3i  décembre  170/1  : au  sr  Coquart  de  la  Motte, 
Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  intendant  et  ordonna- 
teur ancien  des  Bâtimens,  jardins,  tapisseries  et  manu- 
factures, /iSoottpour  trois  quartiers  de  ses  gages,  à cause 
de  sad.  charge,  et  6oott  pour  ceux  de  son  commis  en 

exercice 5ioott 

Au  sr  Blondel,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  in- 
tendant et  ordonnateur  alternatif  desd.  Bâtimens,  pour 

trois  quartiers  de  ses  gages /1 G (3 5 H 

Au  sr  de  Cotte,  Conseiller  du  Roy  cri  ses  Conseils,  in- 


tendant et  ordonnateur  triennal  desd.  Bâtimens,  pour 

trois  quartiers  de  ses  gages /i5oott 

A11  sr  Desgots,  contrôleur  général  ancien  desd.  Bâti- 
mens, pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et  augmentation 

d’iceux Zio8otti85  9d 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général  alternatif  desd.  Bà- 

timens,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages 4 1 a 

Au  sr  Mollet,  contrôleur  général  triennal  desd.  Bâti- 
mens, pour  trois  quartiers  de  ses  gages,  y compris  6oott 

pour  ceux  de  son  commis 4 733^ 

A M®  François  Gabriel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier 
général  desd.  Bâlimens,  3i5ott  pour  trois  quartiers  de 
ses  gages  de  la  charge  de  trésorier  général  alternatif,  et 
la  moitié  de  celle  de  trésorier  général  ancien,  et  3oott 

pour  ceux  de  ses  premiers  commis 345 0+* 

A M°  Joseph  Rlondel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier  gé- 
néral desd.  Bâtimens,  pour  pareils  gages 3/i5ott 

Au  s‘  Frangines,  intendant  de  la  conduite  et  mouve- 
ment des  eaux  et  fontaines  de  S.  M. , sçavoir:  2-2 oott  pour 
trois  quartiers  de  ses  gages  en  lad.  qualité;  7000^  à 
cause  de  l’entretien  des  fontaines  de  Rungis,  palais  de 
Luxembourg,  Croix-du-tiroir  et  château  du  Louvre,  et 
8ootf  pour  l’entretien  des  fontaines  et  grotte  du  château 

de  Saint-Germain-en-Laye  pendant  170/1 ioo5ott 

Au  sr  de  Cotte,  architecte,  entretenu  pour  le  service 


desd.  Bâtimens,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité.  9/ioott 
Au  sr  Gabriel,  autre  architecte,  pour  idem  . . ioooti 
Au  sr  Le  Maistre,  autre  architecte,  idem  ....  1 ooo*1 
Au  sr  de  la  Hire,  professeur  de  l’Académie  d'archi- 
tecture établie  au  Louvre  pour  y tenir  les  Conférences  et 
y enseigner  publiquement 1 aoo^ 


Au  sr  Félibien,  historiographe  desd.  Bâtimens.  1 200^ 
3i  décembre  : à Claude  Desgots,  jardinie.",  retenu 
pour  travailler  aux  desseins  des  parterres  des  jardins  de 

S.  M 1 aoott 

A Jean- François  Félibien,  ayant  la  garde  des  figures 

qui  sont  dans  le  magasin  des  antiques 4 oo+* 

A Noël  Coypel,  peintre  ordinaire  desd.  Bâtimens..  . 

300^ 

A Friquet  de  Vaurose,  peintre,  idem 200^ 

A Nicolas  Bailly,  peintre  en  miniature,  entretenu 
pour  le  service  desd.  bâtimens aoott 

ESTAT  PARTICULIER. 

A François  Girardon,  sculpteur,  faisant  ordinaire- 
ment les  modèles  et  ornemens  tant  au  Louvre  qu’ailleurs, 

pour  ses  gages aoott 

A Corneille  Vanclève,  autre  sculpteur 200^ 

A Thomas  Renaudin,  autre  sculpteur. . i 1 5ott 
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A Antoine  Covzevox,  autre 200*1 

A Nicolas  Coustou,  autre 2 00tt 

A Pierre  Legros,  autre i5ott 

A Pierre  Mazelines,  autre i5ott 

A Claude  T arlé,  marbrier 3ott 

A François  Deschamps,  autre  marbrier 3ott 


A Dominico  Cucci,  qui  fait  toutes  les  garnitures  de 
bronze  doré  des  portes  et  fenestres  des  Maisons  Royales. 


6ott 

A Sébastien  Le  Clerc,  graveur ioott 

A François  Jomard,  maître  des  œuvres  de  maçonnerie 
des  bâlimens,  tant  pour  ses  gages  anciens  qu’augmenta- 

tion  d’iceux 600^ 

A Paul-Mathieu  Poisson  , maître  des  œuvres  de  char- 

penterie, pour  avoir  l’œil  sur  tous  les  charpentiers  des 

Maisons  Royalles - 6oott 

A Nicolas  Dorbay,  maçon 3ott 

A Jacques  Mazière,  autre 3ott 

A Pierre  Le  Maistre  le  jeune,  autre 3ott 

A Jacques  Varignon,  autre 3ott 

A Gérard  Marcou,  autre 3ott 

A Jean  Malet,  charpentier 3ott 

A Léonnard  Le  Maistre,  autre 3ott 

A Jean  Denelle,  menuisier 3ott 

A Charles  Anguier  , autre 3ott 

A Pierre  Roger,  serrurier,  3ott 

A André-Charles  Roule,  ébéniste 3ott 

A Jean  Oppennordt,  autre 3ott 

A Gabriel  Janson,  vitrier 3ott 

A Rernard  Lespinouze,  autre 3ott 

A Jacques  Lucas,  plombier 3ott 

A Louis  Regnouf,  paveur 3oH 

A Ron  Rriot,  miroitier 3ott 

A Guillaume  Desauzières,  peintre  et  doreur...  . 3ott 
A Masselin,  chaudronnier 3ott 


A Padelain  et  Varisse,  ramonneurs  de  cheminées,  à 

raison  de  3ott  chacun 6ott 

A Armand-Claude  Mollet,  jardinier,  retenu  pour  tra- 
vailler aux  desseins  des  parterres  et  jardins  de  S.  M. , 

lorsqu’il  sera  commandé 5oott 

A Jacques  Thuret,  horlogeur,  pour  idem 3oott 

A Goitton,  imprimeur  en  taille-douce  de  la  biblio- 
thèque du  Roy ioott 

A René  Seguin,  concierge  du  château  du  Louvre,  pour 
tenir  nettes  toutes  les  grandes  et  petites  galleries,  les  ou- 
vrir et  fermer ioott 

A Duclos,  concierge  du  Collège  de  France,  pour  deux 
quartiers  de  ses  gages 2 


comptes  des  bâtiments.  — iv. 


A Henry  Soulaigre,  portier  du  vieux  château  de  Saint- 

Germain,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages 70^ 

A Claude  Thuillier,  portier  de  la  porte  au  bas  des 

descentes  du  château  neuf. 75tt 

A Pierre  Rinet,  portier  du  château  neuf  de  Saint-Ger- 

main-en-Laye 76^ 

A Louis  Poisson,  peintre 3ott 

A Jean-Jacques  Aubert,  charpentier 3ott 

A Raoul  de  Pierre,  dit  La  Porte,  autre 3ott 

A Jean  Guesnon,  menuisier 3ott 

A Thomas  Valleren,  serrurier 3ott 

A Joseph  Rouiller,  autre 3ott 

Au  sr  de  la  Chevalleraye,  concierge  du  château  de 

Madrid i5ott 

Au  sr  de  Rosseuil,  concierge  du  château  de  Saint- 

Léger,  pour  deux  quartiers  de  ses  gages 2a5tt 

Au  sr  Avé  Bourgeon,  garde  des  fontaines  de  Pougues, 

pour  trois  quartiers  de  ses  gages 7 5^ 

Au  sr  Gaulard  , concierge  de  l’hôtel  des  ambassadeurs 

extraordinaires ioott 

A luy,  pour  l’entretenement  d’un  jardinier  et  d’un 

portier i5ott 

A la  veuve  Jacques  Barbier,  maçon,  pour  ses  gages.. 

3o« 

A la  veuve  Jean  Cuvillier,  marbrier 3ott 

icr  avril -3i  décembre  : à Nous,  pour  nos  gages, 
tant  à cause  de  notre  charge  de  Surintendant  et  Or- 
donnateur générai  des  bâtimens  et  pensions  attribuées 
et  unies  à icelles  qu’en  qualité  de  premier  architecte  de 

S.  M.  pendant  la  présente  année  (A  p.) 49200^ 

3 aoust-3i  décembre  : à M.  le  marquis  de  Saint- 
Herent,  capitaine  concierge  du  château  de  Fontainebleau , 
pour  ses  gages  de  l’année  1703,  outre  i2oott  employez 
dans  l’estât  de  S.  M.  de  la  maistrise  de  Melun  et  Fon- 
tainebleau (2  p.) 38oott 

Somme  de  ce  chapitre..  . 11  i6A3tt  i8‘  9d 

DÉPENSES  DU  CHÂTEAU  DE  MEUDON 

PAYÉES  DES  DENIERS  DE  LA  CASSETTE  DE  MONSEIGNEUR. 

1 3 janvier  : à Bon  Briot,  miroitier,  pour  ses  journées 
et  celles  de  ses  compagnons  qu’il  a employé  à déposer, 
reposer  et  nettoyer  les  glaces  du  château  de  Meudon 

en  1703 gAott 

A Bonvalet,  marchand  à Sceaux,  pour  sept  cordes  de 
bois  qu’il  a fourni  pour  brûler  dans  l’apartement  neut 

de  Meudon 

A Gromet,  marchand  à Paris,  pour  180  toises  de 
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planches  qu'il  a fourni  pour  échaffauder  les  dorures 

dans  l’apartement  neuf  de  Meudon 67+1  ios 

A Pierre  Troignon  et  Le  Comtjî,  pour  fourniture  de 
cordage  et  des  barres  pour  les  grandes  écuries  de  Meu- 
don   82++  195 

1 7 février  - 9 3 novembre  : à Jacques  Varignon  et  Pierre 
Le  Maistre  le  jeune,  parfait  payement  de  2 95g55tt  195, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils  ont 

faits  en  1702  et  1703  (7  p.) 58g55tt  195 

17  février -7  décembre  : à Jean  Malet,  charpentier, 
parfait  payement  de  g4284tt  175  2d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  dans  la  dépendance 
dud.  château  en  1702  et  1703  (9  p.). . 3352  i+t  17“  9d 
17  février  8 juin  : à Guillaume  Blanchard,  maçon, 
parfait  payement  de  32Ô3H  5S  2d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à la  porte  de  Virollay 

en  1703  (4  p.) , 1612+1  i5‘ad 

17  février- 1 4 septembre  : à Jacques  Le  Long,  cou- 
vreur, parfait  payement  de  1 755 1++  1 2S,  à quoy  montent 
ses  ouvrages  de  couverture  aux  basses  cours  de  Meudon 

en  1702  et  1703  (5  p.) 825itti2’ 

17  lévrief-28  may  : à Jean  Guesnon,  menuisier,  par- 
fait payement  de  19126I+  1 5“,  à quoy  montent  ses  ou- 
vrages de  menuiserie  auxd.  basses  cours,  en  1702  et 

1703  (4  p.) 5426^  i5s 

A Jean  Denelle,  autre,  parfait  payement  de  ig835ti 
a5,  à quoy  montent  ses  ouvrages  de  menuiserie  auxd. 
basses  cours,  en  1702  et  1703  (4  p.)..  . . 6i35tt  2S  8d 
17  février- 8 juin  : à Louis  Marteau,  autre,  parfait 
payement  de  12270++  ts  6d,  à quoy  montent  ses  ouvrages 
et  réparations  de  menuiserie  auxd.  basses  cours  en  1702 

et  1703  (4  p.) 4170^1“  6d 

A Jean  Tarnot,  autre,  parfait  payement  de  4o2++  2’, 
à quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations  de  menuiserie 

qu’il  a faits  en  1702  et  1703  (2p.) 333++  12* 

17  février-ier  juin  : à Thomas  Valleren,  serrurier, 
parfait  payement  de  1 9835++  17e  4d,  à quoy  montent  ses 
ouvrages  de  serrurerie  aux  basses  cours  de  Meudon  en 

1702  et  1708  (4  p.) i2235tti75  4d 

1 7 février  1704  -1 1 janvier  1705  : aux  nommez  Tau- 
pin,  Bellan,  Lalande,  Legoupil  et  Dugoulon,  sculpteurs, 
parfait  payement  de  12962++  165  6d,  à quoy  montent  leurs 
ouvrages  de  sculpture  en  bois  à l’appartement  neuf  de 

Meudon  en  1702  et  1703  (4  p.) 3og2++  igs  6d 

A Louis  Begnouf,  paveur,  à compte  des  ouvrages  de 
pavé  qu’il  a fait  aux  basses  cours  les  années  précédentes 

(5  P") 572  1 tt  !gs  rjA 

17  février -8  juin  : à Guillaume  Sautray,  fondeur, 
parfait  payement  de  1 i383++  195  8d,  à quoy  montent  les 


moulures  et  autres  ouvrages  de  bronze  doré  qu’il  a faits 
à l’appartement  neuf  de  Meudon  en  1702  et  1703 

(4p.) 6883++  i9s  8d 

17  février:  à Jean-Baptiste  Fontenay,  peintre  fleu- 
riste, parfait  payement  de  1 670++,  à quoy  montent  les 
changemens  et  augmentations  qu’il  a faits  aux  tableaux 

de  la  gallerie  neuve  de  Meudon  en  1702 770++ 

Au  sr  Desportes,  peintre,  parfait  payement  de  8oo++, 
à quoy  montent  les  changemens  et  augmentations  qu’il 

a faits  auxd.  tableaux 200tt 

17  février- 6 juin  : à Guillaume  Desauzières,  doreur, 
parfait  payement  de  24546++  i4!  4d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  en  1702  et  1703  aud. 

château  (3  p.) i338g++  i4s  4d 

11  janvier  170b  : à luy,  pour  la  dorure  qu’il  a fait 
pour  les  racommodages  aux  apartemens  neufs  du  costé 
de  l’allée  des  maronniers  aud.  château,  en  août  1704  . . 

278+*  6J  id 

20  février  : à Me  Joseph  Blondel,  trésorier  général 
des  bâtimens  en  exercice  en  1703,  16000++  pour  eslre 
par  luy  employé  au  remplacement  des  dépenses,  que  Mon- 
seigneur a ordonné  estre  faites  à Meudon  en  1703.  . . . 

16000++ 

2 mars  : au  sr  Martin,  peintre,  pour  avoir  agrandi 
quatre  tableaux  de  Vandermeulen  pour  la  gallerie  de 

Meudon 270+t 

2 mars  1704-11  janvier  1705  : à Duchemin,  chau- 
dronnier, pour  les  ouvrages  de  chaudronnerie  qu’il  a faits 

pour  les  écuries  de  Monseigneur  à Meudon  (2  p.) 

1 o52++  1 o! 

2 mars -8  juin  : à Ciron,  pour  les  ouvrages  de  verni 
qu’il  a faits  au  château  de  Meudon  (2p.)....  383++  3S 
A Tiercelin,  peintre,  parfait  payement  de  2533++  2S  3d, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits  à 
l’apartement  neuf  et  à la  basse  cour  du  château  de  Meu- 
don (3  p.) i538++  2s3d 

A Pougeois , vitrier,  parfait  payement  de  1309+*  3’  6d, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  en 

1702  et  1703  (3  p.) 899++  3S  6cl 

6 avril -8  juin  : à Pierre  Lisqui  et  Claude  Tarlé, 
marbriers,  parfait  payement  de  74 26++  17“  id,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  marbrerie  qu’ils  ont  faits  aud. 

château  en  1 702  et  1708  (3  p.) 3826++  17’  id 

6 juillet  : à Jacques  Lucas,  plombier,  parfait  paye- 
ment de  61 32++  17’  3d,  à quoy  monte  le  plomb  qu’il  a 
employé  aux  basses  cours  du  château  de  Meudon  en  1702 

et  1 708 443 2++  1 7’  3d 

1 4 septembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  au  feu  d’arti- 
fice de  Meudon 1 8 1 1 ++  o®  4d 
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i4  septembre- 23  novembre  : à Claude  Audran, 
peintre,  pour  la  décoration  et  dépenses  du  feu  d’artifice 

4700** 

1 1 janvier  1705  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  peinture 
qu’il  a fait  pour  le  service  de  Monseigneur,  à Meudon, 

en  1703 126^ 

a 3 novembre  : au  sr  Gcymont  et  Cie,  de  la  manufacture 
des  glaces,  pour  les  glaces  qu’ils  ont  fourni  pour  Mon- 
seigneur, à Meudon 921**  195  7d 

11  janvier  170b  : à Paul  Dufaux,  doreur,  pour  ou- 
vrages de  dorure  à un  pied  de  table  qui  est  dans  le  sal- 
lon  ovale  du  château  de  Meudon,  en  1703 is5** 


Aux  nommez  Salmon  et  Latronce,  terrassiers,  parfait 
payement  de  63o**,  à quoy  montent  les  terres  et  immon- 
dices qui  ont  esté  ostez  dans  la  cour  des  Offices  de  Meu- 
don, et  autres  ouvrages  qu’ils  ont  faits  en  1702,  1703  et 

170 4 280** 

A Jollivet,  sculpteur,  pour  les  ouvrages  de  sculpture 

en  bois  qu’il  a faits  en  1704 i5ittii‘ 

A Dezaigres,  marbrier,  pour  ouvrages  de* taille  de 
marbre  qu’il  a faits  pour  Monseigneur  à l’apartement  de 

M.  Dumont  en  1704 1067^  5’ 

Somme  de  ce  chapitre 199808**  6' 
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2 4 décembre  1704  : de  M.  Pierre  Gruyn,  garde  du 
Trésor  royal,  i64i485**  pour  employer  aux  dépenses 
que  le  Roy  a ordonné  estre  faites  en  ses  Bâtimens  pen- 
dant l’année  prochaine  1705,  et  4io37**25  6d  pour  les 
taxations  du  trésorier,  à raison  de  6 deniers  pour  livre. . 

1682622**  2’  6d 

5 janvier  1705  : de  luy,  5ooo**  pour  délivrer  à M.  l’ar- 
chevesque  de  Rouen,  pour  une  année,  eschue  le  3 1 dé- 
cembre 1704,  du  loyer  de  deux  maisons  à luy  aparte- 
nant  rue  Vivien  à Paris,  occupées  par  la  Bibliothèque 
du  Roy,  et  12  5**  pour  les  taxations  du  trésorier,  à raison 

de  6 deniers  pour  livre * 5 1 2 5** 

De  luy,  12000**  pour  délivrer  au  sr  Deville,  sçavoir  : 
6000**  par  gratiffication , en  considération  du  soin  qu’il  a 
pris  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne  pendant  1704 , 
et  6000**  de  pension  extraordinaire  que  S.  M.  luy  a 
accordée  pendant  le  même  temps,  et  3oo**  pour  les  taxa- 
tions du  trésorier i23oo** 

De  luy,  800**  pour  délivrer  à Jean  Massagati  et  Pal- 
marin  Palmarini  , anciens  gondolliers  vénitiens,  par  gra- 
tification. en  considération  du  service  qu’ils  ont  rendu 
sur  le  Canal  de  Versailles  pendant  1704  , et  20**  pour  les 

taxations  du  trésorier 820** 

De  luy,  4 00**  pour  délivrer  au  nommé  Soulaigre, 
concierge  du  château  vieux  de  Saint-Germain-en-Laye , 
pour  son  remboursement  des  dépenses  qu’il  a fait  pour 


faire  nettoyer  les  aparlemens  et  cours  dud.  château  pen- 
dant l’année  1704  que  le  roy  et  la  reyne  d’Angleterre  y 

ont  logé,  et  10**  pour  les  taxations 4 10** 

De  luy,  684**  53  pour  délivrer  au  s1'  curé  de  Marlv, 
sçavoir:  210**  pour  la  nonjouissance , pendant  l’année 
1704,  de  75  arpens  de  pré  compris  dans  le  fond  de 
Marlv,  et  474**  5’  pour  la  nonjouissance,  pendant  lad. 
année,  de  la  dixme  des  terres  labourables  de  lad.  cure 
que  le  Roy  a fait  planter  en  bois,  y compris  la  dixme  du 
troupeau  du  Trou  d’Enfer,  et  17**  a*  pour  les  taxations 

du  trésorier 701**  7’ 

De  luy,  2000**  pour  délivrer  au  s'Morlet,  par  gratifi- 
cation, en  considération  du  soin  qu’il  a pris  des  plants 
d’arbres  des  jardins  et  avenues  des  Maisons  Royalles 
pendant  l’année  1704,  et  5o**  pour  les  taxations  du 

trésorier 2060** 

De  luy,  1000**  pour  délivrer  au  s1  Ballon  fils,  par  gra- 
tification , en  considération  des  services  que  feu  son  père 
a rendu  dans  les  plants  d’arbres  des  jardins  et  avenues, 

et  2 5**  pour  les  taxations  du  trésorier 102  5** 

De  luy,  3oo**  pour  délivrer  à la  veuve  du  sr  Jourdan, 
cy-devant  inspecteur  dans  les  bâtimens  et  jardins  du 
château  de  Versailles,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy 
a accordé  pendant  l’année  1704  en  considération  des 
longs  services  qu’il  a rendu  à S.  M.  en  lad.  qualité,  et 
7**  105  pour  les  taxations  du  trésorier 807**  101 


1 En  tète  de  la  première  page,  on  lit  : «M.  Joseph  Blondel,  trésorier  en  exercice.» 
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De  luy,  37 5+*  pour  délivrer  au  sr  Prieur,  curé  de 
Croissy-la-Garenne  prez  de  Saint-Germain- en -Laye, 
pour  son  indemnité  de  la  nonjouissance  des  dixmes  pen- 
dant l’année  1704,  sur  les  terres  acquises  au  nom  du 
Roy  dans  lad.  parroisse,  et  9tt  7*  6d  pour  les  taxations 

384 H 7s6d 

De  luy,  4oott  pour  délivrer  au  nommé  Chatillon,  jar- 
dinier deTorangerie  de  Fontainebleau,  par  gratification, 
en  considération  du  soin  qu’il  a pris  des  orangers  de 
S.  M.  pendant  l’année  1704,  et  iott  pour  les  taxations. 

4iott 

De  luy,  3oott  pour  délivrer  à la  veuve  d’OnviER  Fleu- 
rant, jardinier  de  Trianon,  par  gratification  pendant 
l’année  1704,  pour  luy  donner  moyen  de  subsister  avec 
ses  enfants,  et  7^  ios  pour  les  taxations  du  trésorier. . . 

3o7tt  105 

De  luy,  i5oott  pour  délivrer  au  sr  Gobert,  cy-devant 
intendant  des  Bâtimens,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a 
accordée  pendant  l’année  1706  pour  luy  donner  moyen 
de  subsister  avec  sa  famille,  et  37^10*  pour  les  taxa- 
tions. . 1 537tt  1 os 

a3  mars  : de  luy,  20000^  pour  délivrer  au  sr  Joubert, 
peintre  en  miniature,  pour  son  payement  de  800  feuilles 
de  dessins  de  plantes  rares  et  d’animaux,  peintes  sur 
vélin,  qu’il  a livré  par  extraordinaire  depuis  l’année  1702 
jusqu’à  présent , pour  estre  placez  dans  les  livres  du  ca- 
binet de  S.  M.,  et  5ooH  pour  les  taxations.  . . 2o5oott 
26  mars  : de  luy,  20000^  pour  délivrer  au  sr  Fran- 
çois Varin,  que  le  Roy  luy  a accordée  tant  en  considé-. 
ration  des  services  de  feu  Jean  Varin  son  père,  inten- 
dant des  Bâtimens  et  conducteur  des  Monnoyes,  que 
par  forme  de  remboursement  de  toutes  les  prétentions 
d’intérest  qu’il  peut  avoir  à cause  du  retardement  du 
payement  du  prix  des  maisons  sçizes  à Paris,  aparte- 
nantes  aud.  Varin  père,  acquises  au  nom  de  S.  i\I.,  le 
i3  novembre  1666,  pour  le  logement  de  M.  le  Premier 
Escuyer  et  des  officiers  de  la  petite  Écurie,  el  5oott  pour 

os  taxations 2 o 5 o o ^ 

26  may  : de  luy,  760^  pour  le  payement  de  trois  au- 
truches que  le  sr  Arnoult  a livré  pour  le  service  du  Roy 
à la  Ménagerie  du  château  de  Versailles,  et  i8tt  i5s 

pour  les  taxations 7 68tt  i55 

1 2 may  : de  luy,  3ooott  pour  délivrer  aux  prestres  de  la 
Mission  eslablis  à Fontainebleau,  pour  leur  subsistance 
et  entrelennement  pendant  les  six  premiers  mois  de  la 
présente  année  1706,  y compris  les  taxations  du  tréso- 
rier  3ooott 

20  juin  : de  luy,  1930^  pour  délivrer  au  sr  Arnoult, 
pour  son  payement  de  cinq  autruches,  un  chat  engendré 


d’un  tigre,  une  gazelle  de  Barbarie,  deux  moutons  et 
une  chèvre  de  la  Thébayde  et  de  deux  brebis  du 
royaume  du  Fesand  en  Alfrique  qu’il  a livré  à la  Mé- 
nagerie de  Versailles  le  17  du  présent  mois,  et  48tt55 
pour  les  taxations 1978^5* 

26  juillet  : de  luy,  1 1 97^  pour  délivrer  au  sr  Beckers, 
pour  son  payement  d’un  oiseau  couronné  des  Indes  à 
8ooW,  de  cinq  cannes  musquées  à 8tt  pièce,  de  trois 
arclans  a 9^  pièce,  un  corbeau  des  Indes  5 ot+,  et 
trente-cinq  oyeftes  d’Espagne,  qu’il  a livré  à la  Ména- 
gerie de  Versailles,  et  2qtt  1 8S  6d  pour  les  taxations 

122Ôtt  i8s  6d 

8 aoust  : de  luy,  934^9“  pour  employer  au  payement 

des  dédomagemens  et  nonjouissances  des  terres,  chàtei- 
gnerayes,  friches  et  autres  héritages  occupez  par  le 
camp  du  régiment  du  Roy  marqué  prez  de  Béchevet, 
parroisse  de  Lucienne,  pendant  1704 , et  n3H  f 3d  pour 
les  taxations • 907+t  1 6S  3d 

9 juillet  : de  luy,  3ooott  pour  délivrer  au  s'  Marigner  , 

par  gratification  ordinaire,  en  considération  du  travail 
extraordinaire  qu’il  a fait  pour  la  vérification  et  le 
payement  des  vieilles  debtes  des  Bâtimens  du  Roy,  et 
75tt  pour  les  taxations 3o75tt 

De  luy,  283ott  pour  employer  au  payement  des  gratifi- 
cations que  le  Roy  a accordé  aux  officiers  des  Bâtimens 
et  jardins  de  son  château  de  Fontainebleau  en  considé- 
ration du  bon  état  de  leurs  entretiens,  pendant  l’année 
dernière  1704,  et  70^  i5s  pour  les  taxations  du  tréso- 
rier  2 90 ott  1 5’ 

20  aoust  : de  luy,  762^  8S  pour  délivrer  à François 
Picquart  et  à Marie  Bucan,  sa  femme,  pour  le  paye- 
ment du  prix  principal  et  des  nonjouissances,  depuis 
l’année  1687  jusquos  et  compris  la  présente  année  1705, 
de  5 arpens  28  perches  de  terres  à eux  apartenans, 
lesquelles  onl  esté  comprises  dans  l’augmentation  du 
grand  parc  de  Versailles  du  coslé  de  Saint-Cyr,  que  S.  M. 
a ordonnée  estre  faite  en  lad.  année  1687,  et  i8tt6is  2d 
pour  les  taxations 77 1 tt  4S  ad 

3o  aoust  : de  luy,  394itt  pour  délivrer  au  chapitre  de 
Saint-Cloud,  gros  décimateurs  de  la  parroisse  de  Marne, 
pour  leur  payement  du  fond  et  de  la  nonjouissance  des 
dixmes  ap  a rte  n antes  aud.  chapitre,  qu’ils  avoient  droit  de 
lever  sur  les  héritlages  qui  ont  esté  acquis  au  nom  du 
Roy  dans  l’estendue  de  lad.  parroisse  de  Marne,  lesquels 
ont  esté  planiez  en  bois , et  98++  1 os  Gd  pour  les  taxations. 
4o39tt  ios  6d 

26  septembre  : de  luy,  1 i8ott  pour  délivrer  aux  prin- 
cipal, procureur  et  boursiers  du  collège  de  Cambray, 
pour  le  dédomagement,  pendant  l’année  1 704  , de  leurs 
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bàtimens  qui  ont  esté  démolis  par  ordre  du  Roy,  pour  j 
la  construction  du  Collège  de  France,  et  29^  ios  pour 

les  taxations 1209^10’ 

De  luy,  1 2 00+*  pour  délivrer  au  sr  Dufresny  de  Rivière, 
l’un  des  dessinateurs  des  jardins  de  S,  M. , pour  ses  gages  > 
en  lad.  qualité  pendant  l’année  eschue  le  21  du  présent 
mois  de  septembre,  et  3ott  pour  les  taxations  . . i23ott 

3 novembre  : de  luy,  2 4 8g46+t  pour  employer  au 

payement  des  dépenses  extraordinaires  que  le  Roy  a 
ordonné  estre  faites  dans  ses  Bàtimens  pendant  la  pré- 
sente année,  outre  les  fonds  cy-devant  faits,  et  62  23tt  i3s 
pour  les  taxations 255i6gtt  i35 

4 novembre  : de  luy,  5i33tt  pour  délivrer  au  s1'  Ar- 
koux,  pour  son  payement  de  dix  autruches,  huit  damoi- 
selles  de  Numidie,  six  poules  de  Pharaon,  une  pintade, 
trente-huit  canards  ou  cannes  d’Égipte,  deux  gazelles, 
douze  chèvres  delà  Thébaïdeet  deux  rats  d’Égipte,  qu’il 
a livré  pour  le  service  du  Roy  à la  Ménagerie  de  Ver- 
sailles, et  i2  8tt6s  6d  pour  les  taxations.  . . 526 i+t  6S  6a 

20  novembre  : de  luy,  n54tt  9’  pour  délivrer  aux 
nommez  Devert  et  Hasté  le  jeune,  serruriers,  pour 
parfait  payement  de  2 434  23  6d,  à quoy  montent  les 

ouvrages  de  gros  fers  et  de  serrurerie  qu’ils  ont  faits 
tant  au  Grand  Commun  qu’au  Chenil  à Versailles  pen- 
dant les  années  1 68 A et  1 685 , et  28^  175  3d  pour  les 

taxations .'  11 83tt  Gs  9’’ 

26  novembre  : de  luy,  600^  pour  délivrer  à la  veuve 
de  feu  s’  Manessier,  trésorier  général  des  Bàtimens,  pour 
la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée  et  à ses  filles  pen- 
dant la  présente  année  pour  leur  donner  moyen  de  sub- 
sister, et  i5tt  pour  les  taxations 6 1 5+1 

De  luy,  3ooo^  pour  délivrer  aux  prestres  de  la  Mission 
de  Fontainebleau,  pour  leur  subsistance  et  entretenne- 
ment  pendant  les  six  derniers  mois  de  la  présente 
année 3ooott 

5 décembre  : de  luy,  sooo11  pour  délivrer  au  sr  Des- 
godets, architecte,  pour  ses  apoinlemens  pendant  l’an- 
née 1705  , et  5ott  pour  les  taxations 2o5oW 

De  luy,  20oott  pour  délivrer  au  s1'  Desgots,  par  grati- 
fication, en  considération  du  service  qu’il  a rendu  dans  les 
Bàtimens  pendant  1705,  et  5ott  pour  les  taxations.  . . . 

2o5ott 

De  luy,  i5ooN  pour  délivrer  au  nommé  Bailly, 
peintre,  ayant  la  garde  des  tableaux  du  Roy,  pour  ses 
apoinlemens  pendant  la  présente  année  170B,  et  37tt  i5a 

pour  les  taxations 1 53 7^  1 os 

i5  décembre  : de  luy,  734oH  19’  2d  pour  délivrer  au 
s1'  de  Villemdr,  seigneur  de  Saclay,  Limoux  et  Vauhalan, 
à cause  de  la  dame  son  épouse,  pour  son  payement  du 


fonds  et  nonjouissances  des  terres  à luy  apartenantes 
occupées  par  les  rigoles  et  grand  fossez  de  Corbeville, 
rigolle  de  la  Voiie  dorée,  et  autres  travaux  que  S.  M.  a 
ordonné  estre  faits  pour  la  conduite  des  eaux  de  la  plaine 
de  Saclay  au  château  de  Versailles,  ensemble  des  droits 
de  lots  et  ventes  et  d’indemnité  d’iceux  deus  aud.  sr  de 
Villemiir  pour  les  héritages  acquis  au  nom  de  S.  M.  en 
1680  de  plusieurs  particuliers,  lesquels  sont  occupez  par 
les  étangs  de  Saclay,  rigolles  en  dépendantes  et  autres 
travaux,  lesd.  hérittages  relevans  et  dépendans  de  lad. 
terre  de  Limours  et  Vauhalan,  et  183^  ios6a  pour  les 
taxations 7524119’ 8d 

RECETTE  PARTICULIÈRE. 

il  janvier  1705  : d’ANTOixE  Coyzevox,  sculpteur, 
2928^  ig5  4d,  sçavoir  : 654tt  8S  1 od  pour  le  prix  de  deux 
blocs  de  marbre  de  Languedoc,  conlenans  76  pieds 

4 pouces  8 lignes  cubes;  20  2 3tt  3S  6d  pour  trois  blocs  et 
quatre  trenches  de  marbre  blanc,  contenons  176  pieds 
2 pouces  5 lignes  cubes;  et  2 4 6^7’  pour  un  bloc  de 
marbre  portor,  contenant  16  pieds  5 pouces  1 ligne 
cube;  lesquels  marbres  luy  ont  esté  livrez  du  magasin  du 
Roy,  à raison  de  8tt  le  pied  cube  de  Languedoc,  1 itt  1 iT 
celui  de  marbre  blanc,  et  i5tt  le  portor..  2g23tt  igs  Ad 

8 mars  : de  la  somme  de  14760^,  provenant  des 

deniers  de  la  cassette  du  Roy,  pour  estre  employée  aux 
dépenses  extraordinaires  que  S.  M.  a ordonné  estre 
faites  en  ses  Bàtimens,  tant  à Versailles  qu’à  Marly,  pen- 
dant la  présente  année iA75ott 

9 mars  : du  nommé  Lapierre  Mallerot,  marbrier, 

1077^  i8s  4d,  sçavoir  : 564++  ns  8d  pour  le  prix  d’une 
tranche  de  marbre  de  Campan,  toisant  en  cube  22  pieds 
6 pouces  6 lignes,  à 26^  le  pied  cube;  et  5i3tt6s8d 
pour  une  tranche  de  marbre  de  Languedoc,  toisant  en 
cube  32  pieds  1 pouce,  à 16^  le  pied  cube;  le  tout  livré 
du  magasin  du  Roy 1077^  185  Ad 

22  mars:  de  Nicolas  Dezègre,  marbrier,  22/188^  ios  5d, 
sçavoir  : 6g35t+  6S  7e1  pour  le  prix  de  dix  blocs  et  une 
trenche  de  marbre  de  bresche  grise,  contenons  433  pieds 

5 pouces  5 lignes  1/2  cubes;  6386tt  1 2’ 2d  pour  lieu! 
blocs  de  marbre  de  Languedoc,  conlenans  3gg  pieds 
1 pouce  11  lignes  7/12  cubes;  7083^  35  2d  pour  sept 
blocs  deux  tranches  de  marbre  de  Campan,  contenans 
283  pieds  3 pouces  11  lignes  cubes;  et  2o83tt8s6a 
pour  le  prix  d’un  bloc  de  marbre  serancolin,  contenant 
52  pieds  1 pouce  cube,  livrez  du  magasin  du  Roy,  à rai- 
son de  i6tl  le  pied  cube  de  bresche  grise,  1 6^  le  Lan- 
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guedoc,  2 5**  le  Campan,  et  Ao**  le  pied  cube  de  seran- 
colin  a a /i  88+*  io“  5d 

29  mars  : du  sr  Hargault,  ancien  juge  consul,  gou- 
verneur et  administrateur  en  charge  de  l’Hôtel-Dieu  de 
Rouen,  i73‘J**6s  3d,  sçavoir:  1 1 8 4^  9®  7dpour  le  prix  de 
78  pieds  11  pouces  7 ligues  de  marbre  de  Languedoc, 
à raison  de  i5**  le  pied  cube;  45o**6s  8d  pour  18  pieds 
9 pouces  h lignes  cubes  de  Campan,  à 2 P;  et  97**  ios 
pour  6 pieds  1/2  de  brescbe  grise,  à raison  de  i5**  le 

pied  cube;  le  fout  à luv  livré  du  magasin  du  Roy 

1 782**  6S  3d 

30  mars  : des  particuliers  rjui  ont  jouy  des  herbes  et 

pesche  de  la  nouvelle  rivière  d’Eure  depuis  Pontgoin 
jusqu’à  Berchère,  pendant  l’année  170/r «775+t 

Du  sr  Pigoreau,  70**  restant  de  la  somme  de  82** 
provenant  de  la  vente  de  quelques  équipages  du  sieur 
Le  Maistre,  entrepreneur  de  l’acqueduc  de  Mainlenon, 
apartenans  à S.  M. , attendu  qu’ils  sont  passez  and. 
Le  Maistre  dans  le  compte  que  le  sr  Robelin  a fait  avec 

iuy 70** 

ier  avril  : de  la  somme  de  1/1750**,  provenant  des 
deniers  de  la  cassette  du  Roy,  pour  estre  employée 

comme  il  est  dit  de  l’autre  part 1 4 750++ 

5 avril  : de  Thomas  Valleren,  serrurier,  336o**  pour 
le  prix  de  56  milliers  de  vieux  fer  provenant  des  démo- 
litions des  grilles  du  petit  parc  de  Versailles,  à raison  de 

6**  le  cent  pesant 336o** 

3 8 may  : de  Nicolas  Ricouaiid,  marbrier,  62**/is6d 
pour  le  prix  de  cinq  petits  graillons  de  marbre  de  seran- 
colin,  toisantB  pouces  8 lignes;  deux  petites  tranches  de 
porlor,  toisant  3 pouces  2 lignes;  un  petit  morceau  de 
vertd’Egipte,  toisant  3 pouces  8 lignes;  le  tout  ensemble 
toisant  un  pied  6 pouces  8 lignes,  qui  luy  ont  esté  livrez 
du  magasin  du  Roy,  à raison  de  Ao**  le  pied  cube  l’un 
portant  l’autre 62**  A”  6d 

31  may  : de  Georges  Prévost,  laboureur,  1 45**  pour 

le  prix  des  fagots  provenant  des  élagucmcns  des  ormes 
du  petit  parc  de  Saint-Germain-en-Lave i45** 

i5  may  : des  nommez  FIemon  et  Pottier,  g3o**  pour 
une  année,  escheue  le  3 1 décembre  170/1,  du  loyer  des 
prez  et  terres  apartenans  au  Roy,  plantez  en  ozier,  qui 
sont  dans  les  isles  proches  la  Machine  de  la  rivière  de 

Seyne 930** 

28  juin  : de  Jérôme  Derbais,  marbrier,  536gH  185  id, 
sçavoir  : 2273**  i5s  pour  1 5 1 pieds  7 pouces  8 lignes 
de  brèche  grise,  à i5**  le  pied  cube;  i32  6**75  pour 
53  pieds  8 lignes  i/3  de  vert  de  Campan,  à 2 5tt  le  pied 
cube;  885**  pour  5g  pieds  de  Languedoc,  à i5**  le  pied 
cube;  et  884**  16*  id  pour  22  pieds  1 pouce  1 ligne  1/2 


de  serancolin,  à Ao**  le  pied  cube;  le  tout  à luy  livré  du 

magasin  du  Roy 5869**  18’ id 

18  juillet  : de  Pierre  Levé,  entrepreneur,  7700**,  sça- 
voir: 3ooo**  pour  le  prix  de  i5o  pieds  cubes  de  marbre 
de  Languedoc,  à raison  de  12**  le  pied  cube;  1200** 
pour  100  pieds  de  brèche  grise,  à 12**  le  pied;  îAoo** 
pour  70  pieds  de  verd  de  Campan,  à 20**  le  pied  cube; 
1200**  pour  /10  pieds  de  serancolin,  à 3ot+  le  pied  cube; 
et  900^  p0ur  30  piec[s  d’Ogiluy,  à 3o**  le  pied  cube;  le 

tout  à luy  livré  du  magasin  du  Roy 7700** 

1 er  aoust  : du  nommé  Le  Prince  , marbrier,  3 1 6**  t 5\ 
sçavoir:  2 56**  pour  un  bloc  de  marbre  et  une  trenche  de 
Languedoc,  toisant  ensemble  16  pieds,  à 16**  le  pied 
cube;  et  6o**  i5s  pour  une  trenche  de  verd  de  Campan, 
toisant  2 pieds  5 pouces  2 lignes;  le  tout  à luy  livré  des 

magasins  du  Roy 3i6**i5‘ 

De  la  somme  de  7260**,  provenant  de  la  cassette  de 
Monseigneur, pour  estre  employée  aux  dépenses  du  petit 
apartement  double  delà  terrasse  des  maronniers,  à Meu- 

don 7250^ 

10  aoust  : du  nommé  Cartaud  fils,  entrepreneur, 
7960**,  sçavoir  : 2700**  pour  le  prix  de  22b  pieds  de 
marbre  de  Languedoc,  à 1 2**  le  pied  cube;  960**  pour 
80  pieds  de  bresche  grise,  au  même  prix;  1000**  pour 
5o  pieds  de  verd  de  Campan,  à 20**  le  pied  cube;  i5oo** 
pour  5o  pieds  de  serancolin,  à 3o**  le  pied  cube;  et 
1800**  pour  60  pieds  d’Augilui,  à 3o**  le  pied  cube;  le 

tout  à luy  livré  du  magasin  du  Roy 7960** 

D’Antoine  Cuvillier,  marbrier,  4870**,  sçavoir:  960** 
pour  le  prix  de  80  pieds  cubes  de  marbre  de  Languedoc , 
à 12**  le  pied  cube;  960**  pour  80  pieds  de  brescbe 
grise,  au  même  prix;  1200**  pour  60  pieds  de  verd  de 
Campan,  à 20**  le  pied  cube;  75o**  pour  3o  pieds  de 
serancolin,  à 25**  le  pied  cube;  le  tout  à luy  livré  du 

magasin A 870*1 

Du  nommé  Mazière,  sculpteur,  54**  4S  6d  pour  le 
prix  de  3 pieds  4 pouces-  8 lignes  de  marbre  de  brèche 
grise  qui  luy  ont  esté  livrez  du  magasin , à raison  de  1 6** 

le  pied  cube 5P  A“6d 

29  juillet  : de  la  somme  de  435oo**,  provenant  des 
deniers  de  la  cassette  du  Roy,  pour  estre  employée 

comme  il  est  dit  cy-dessus 435oott 

9 aoust  : de  la  somme  de  A35oott,  provenant  idem, 
pour  estre  employez,  sçavoir:  29000**  au  payement  des 
ouvrages  extraordinaires  que  S.  M.  a ordonné  estre  faits 
à son  palais  de  Trianon,  et  iA5oo**  à ceux  de  Marly 

A35oo** 

12  aoust  : de  Claude  Tarlé,  marbrier,  32**  pour  le 
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prix  de  quatre  pieds  de  marbre  serancolin,  à 8**  le  pied  j 

cube ^2**  j 

Du  nommé  Delapierre  Mallerot,  marbrier,  2.5o** 
pour  le  prix  d’une  tranche  de  marbre  blanc,  toisant 
cinq  pieds  cubes,  livrée  du  magasin  du  Roy,  à 5o**  le 

pied » a5o** 

a3  aoust  : dud.  Dëzaigres,  1271+*  7’  8d,  sçavoir  : 
A38**  i5s  pour  5i  pieds  de  marbre  verd  de  Campan,  à 
8**  i5’  le  pied;  109**  19’  Ad  pour  11  pieds  11  pouces 
G lignes  de  serancolin , au  même  prix  ; 1 2 2**  1 3“  A1 
pour  6 pieds  k pouces  de  bresche  violette,  à 23**  le 
pied;  et  600**  pour  3o  pieds  de  blanc  veyné,  à 20**  le 

pied; 1271^7*  8'1 

De  Julien  Lochon,  ébéniste  et  fondeur,  2260*1  pour 
2825  livres  pesant  de  mitrailles  de  cuivre,  tant  rouge 
que  jaune,  qui  luy  a esté  livré  du  magasin  du  Roy,  à 

raison  de  i6s  la  livre 2260** 

7 septembre  ; dud.  Dezaigres,  iA35**  is  8d,  sçavoir: 
373tt  65  8d  pour  le  prix  de  26  pieds  8 pouces  de  marbre 
de  bresche  grise,  à raison  de  iô**  le  pied  cube;  58  A**  ios 
pour  Ai  pieds  9 pouces  de  Languedoc,  à iA**  le  pied 
cube;  et  4 7 7 +* 5 3 pour  20  pieds  9 pouces  de  verd  de 

Campan,  à 23**  le  pied  cube 1 A35+*  is8d 

i5  septembre  : de  Jacques  Mazière,  entrepreneur, 

\ oooo**,  sçavoir:  36oo**  pour  le  prix  de  3oo  pieds  cubes 
de  marbre  de  Languedoc , à 1 a**  le  pied  cube  ; 3ooo**  pour 
200  pieds  cubes  de  verd  de  Campan  , à i5**le  pied  cube; 
1600**. pour  100  pieds  de  brèche  grise,  à 16**  le  pied; 
750**  pour  3o  pieds  de  serancolin,  à 2 5**  le  pied  cube; 
et  io5o**  pour  5o  pieds  de  marbre  d’Ecosse,  à 21**  le 

pied  cube;  le  tou!  à luy  livré  du  magasin  du  Roy 

10000** 

Du  nommé  Couvidoux,  demeurant  à Blois,  12**  pour 
le  prix  de  trente  arbres  morts  sur  pied  qui  se  sont 
trouvez  dans  les  avenues  du  château  de  Blois,  vendus 

au  profit  du  Roy  le  h septembre  1705 1 a** 

20  septembre  : des  nommez  Dolot,  Rigollet  et 
François,  jardiniers,  10000**,  sçavoir:  7500**  pour  le 
prix  de  5oo  pieds  de  marbre  de  Languedoc,  à raison 
de  i5**  le  pied  cube;  1600**  pour  80  pieds  de  marbre 
vert  de  Campan,  à 20**  le  pied  cube;  et  900**  pour 
3o  pieds  de  marbre  d’Ecosse,  à 3o**  le  pied  cube;  le 

tout  à eux  livré  des  magasins  du  Roy 10000** 

Dud.  Mazière  et  de  Jacques  Varignon,  635**  As  6d, 
sçavoir:  276**  pour  le  prix  de  12  pieds  de  marbre portor, 
à 23**  le  pied  cube;  a 38**  5S  4d  pour  une  tranche  de 
serancolin  de  9 pieds  6 pouces  k lignes  1/2,  à 25**  le 
pied  cube;  5 1 **  pour  3 pieds  k pouces  6 lignes  de  Cam- 
pan, à i5**  le  pied  cube;  21**  pour  1 pied  de  marbre 
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d’Ecosse,  à 21**  le  pied  cube;  3o**  6S  8d  pour  1 pied 
10  pouces  9 lignes  de  brèche  grise,  à 1 6**  le  pied;  et 
18**  12*  6d  pour  1 pied  6 pouces  6 lignes  1/2  de  Lan- 
guedoc, à 1 2**  le  pied;  le  tout  à eux  livré  du  magasin  du 

Roy 635**  A 5 6d 

De  la  somme  de  k 2 7.50**,  provenant  des  deniers  de  la 
cassette  du  Roy,  pour  estre  employée  aux  dépenses  des 
Bàtiinens,  que  S.  M.  a ordonné  estre  faites  à Trianon-sous- 
bois,  au  nouveau  mail  de  Marly,  et  aux  nouvelles  isles 
du  bassin  des  Carpes,  du  côté  de  la  chapelle  . . 4 97 5o** 

3 octobre  : de  la  .somme  de  712.6**,  provenant  de  la 
même  cassette,  pour  les  dépenses  du  petit  apartement 

double  de  la  terrasse  des  maronniers 7120** 

18  octobre  : de  la  somme  de  k 275**,  provenant  idem, 

pour  estre  employée  idem /1 2 7 5** 

k octobre  : de  M.  de  la  Cour,  trésorier  général  de 
l’hôtel  royal  des  Invalides.  100000**  des  fonds  provenans 
des  trois  deniers  pour  livre  affectez  aud.  hôtel,  pour 
estre  employée  aux  dépenses  concernant  le  bâtiment  de 
l’église  dud.  hôtel,  suivant  l’ordre  à luy  donné  par  Mon- 
sieur Ciiamillart  led.  jour  k octobre 100000** 

1e1'  novembre  : de  Claude  T arlé,  marbrier,  k 5 1**  1 8S  8d, 
sçavoir  : 3 1 A**  1 3S  8d  pour  le  prix  d’une  tranche  de  marbre 
brèche  grise,  toisant  en  cube  19  pieds  8 pouces,  à 16** 
le  pied  cube;  et  187**  5 5 pour  un  bloc  de  marbre  jaspé, 
toisant  en  cube  9 pieds  3 pouces , à 1 5**  le  pied  cube  ; le 

tout  livré  du  magasin  du  Roy 45 1**  1 8S  8d 

3 novembre  : de  Raoul  Depierre,  dit  Laporte,  char- 
pentier, 7320**,  sçavoir:  2/100**  pour  le  prix  de  200  pieds 
cube  de  marbre  de  Languedoc,  à 12**  le  pied;  750** pour 
3o  pieds  de  verd  de  Campan,  à 2 5**  le  pied  cube  ; 760** 
pour  5o  pieds  de  brèche,  à 1 5**  le  pied  cube;  720**  pour 
60  pieds  de  Bourbonnois,  à 12**  le  pied  cube;  1200** 
pour  ko  pieds  de  petit  antique,  à 3o**  le  pied  cube;  et 
i5oo**  pour  5o  pieds  de  marbre  d’Ecosse,  à 3o**  le  pied 
cube;  le  tout  à luy  fourni  des  magasins  du  Roy.  7320** 

1 5 novembre  : de  Laurens  Rochebois,  menuisier,  635o**, 
sçavoir:  3ooo**  pour  le  prix  de  260  pieds  cubes  de  mar- 
bre de  Languedoc,  à 12**  le  pied  cube;  36o**  pour  3o 
pieds  cubes  de  Bourbonnois,  à 12**  le  pied  cube;  2A0** 
pour  20  pieds  cubes  de  trait,  à 12**  le  pied  cube;  5oo** 
pour  20  pieds  cubes  de  petit  antique,  à 25**  le  pied 
cube;  A5o**  pour  18  pieds  de  marbre  d’Ecosse,  à 25** 
le  pied  cube;  1120**  pour  56  pieds  de  vert  de  Campan, 
à 20**  le  pied;  36o**  pour  12  pieds  de  serancolin,  à 
3o**;  et  32  0**  pour  20  pieds  de  brèche  grise,  à 16**  le 
pied;  le  tout  à luy  fourni  des  magasins  du  Roy. . 635o** 
2 k novembre  : de  Georges  Aubert,  charpentier,  200** 
pour  le  prix  de  3 1 arbres  morts  du  Cours  la  Reyne , à cou- 
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dition  de  les  faire  arracher  à ses  frais  et  de'pens  et  de 
faire  faire  les  trous  aux  mcsmes  endroits  pour  en  replanter 
de  nouveaux , de  9 pieds  en  carré  sur  6 pieds  de  profon- 
deur  goott 

si 8 novembre  : du  nommé  Montbard,  ébéniste,  3oo+* 
pour  le  prix  d’un  millier  pesant  de  bois  de  cèdre  qui 
luy  a esté  livré  du  magasin  de  S.  M.  à Paris,  à 3o++  le 

cent 3oo++ 

a 5 novembre  : de  la  somme  de  4276*+,  provenant  de 
la  cassette  de  Monseigneur,  pour  estre  employée  comme 

de  l’autre  part 4 2 7 5+t 

36  novembre  : de  la  somme  de  1 6885+t,  provenant 
des  deniers  de  la  cassette  du  Roy,  pour  estre  employée 
au  payement  des  dépenses  des  bâtimens  de  Trianon-sous- 

Bois  et  du  nouveau  Mail  de  Marly i6885++ 

i3  décembre:  desd.  Mazière  et  Varignon  , 277^8“  8d 
pour  le  prix  de  12  pieds  9 lignes  de  marbre  portor,  à 
a3++  le  pied  cube,  à eux  fourni  du  magasin  du  Roy  . . . 
277+t  8*  8d 


Des  sr!  Vinot,  marchands  à Orléans,  io5++  pour  une 
cloche  félée  qui  a esté  trouvée  sur  la  voûte  de  la  cha- 
pelle Saint-Calais  dans  le  château  de  Blois , pesant  1 7b  li- 
vres, à i2s  la  livre.  •• i05tt 

21  décembre  : des  nommez  Lequin  et  Marin,  5 5+t  pour 
le  prix  des  émondures  et  branchages  des  arbres  du  tour 
des  parcs  du  château  de  Monceaux,  qui  leur  ont  esté 

vendus  au  profit  du  Roy 55« 

23  décembre  : de  la  somme  de  6487++ 12’,  provenant 
de  la  cassette  de  Monseigneur,  pour  estre  employée 

comme  cy-devanl 64 87++ 1 2S 

i4  février  1705  : de  la  somme  de  i352  3++  i3s9d,  pro- 
venant idem,  pour  estre  employée  au  payement  des  ou- 
vrages de  pavé  faits  à Meudon  par  Louis  Regnocf  depuis 
le  icr  janvier  1702  jusqu’à  présent.  . . . i3523++  j 3S  gd 
8 février  1709  : de  la  somme  de  97003+*  4S  5d,  à quoy 
monte  le  reliquat  du  compte  de  l’année  1703,  arresté  à 
Marly  cejourd’hui 97003++  4S  5d 


DÉPENSE. 


CHÂTEAU  DE  VERSAILLES. 


MAÇONNERIE. 

18  janvier-18  octobre  : à Jacques  Mazière,  Gérard 
Marcou  et  Jacques  Varignon,  entrepreneurs,  sur  les  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’ils  font  pour  la  construction  de 
la  chapelle  du  château  de  Versailles  (19  p.).  . . 55ooo++ 
3 aoust-20  décembre  : à Jouanau,  entrepreneur,  à 
compte  des  pierres  d’Angy  et  de  Tonnerre  qu’il  fournit 
pour  les  figures  de  la  chapelle  de  Versailles  (2  p.).  . . . 

35oo++ 

27  septembre  : à Gérard  Marcou  et  Pierre  Le  Mais- 
tre, entrepreneurs,  sur  leurs  ouvrages  delà  grande  aile 
du  château  de  Versailles  du  coslé  du  parterre  du  Nord. 

/1000++ 

18  janvier-18  octobre  : aud.  Jacques  Mazière,  entre- 
preneur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  fait 

dans  le  jardin  de  Versailles  (i5  p.) 16000++ 

7 juin- 2 aoust  : à luy,  parfait  payement  de  27430++ 
17“  5d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  réparations  de 
maçonnerie  qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  en  1704 


5 juillet- 9 novembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  au 


nouveau  changement  du  bâtiment  de  Trianon-sous-bois 


(3  p.) i5ooo++ 

8 novembre-i3  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
maçonnerie  qu’il  fait  à la  Ménagerie  (2  p.).  . . . -2000++ 
22  novembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  maçonnerie 

qu’il  fait  au  château 1000++ 

27  septembre- 27  novembre  : à luy  et  Varignon,  à 
compte  de  leurs  ouvrages  au  nouveau  bâtiment  de  Tria- 
non  (2p.) i3ooo++ 


29  mars-  i3  décembre  : à Nicolas  Daufresne,  maçon, 
pour  les  garnitures  de  toile  qu’il  a posé  et  nettoyé  sur 
plusieurs  cheminées  de  la  dépendance  du  château  de 

Versailles  en  1705  (2  p.) 309++  9’ 

i 6 aoust- 1 8 octobre  : à luy,  Oré  et  Nepveu,  maçons, 
pour  la  maçonnerie  des  modelles  des  pieds  d’estaux  du 
jardin  de  Trianon  et  de  la  chapelle  du  château  de  Ver- 
sailles (2p.) 626++  is  6d 

Somme  de  ce  chapitre.  . 1 1 8866++  7®  nd 
terrasses  et  jardinages. 

i5  mars- 28  juin  : à Pierre  Verdeneuil,  terrassier, 
pour  la  fouille  et  transport  de  terre  qu’il  a fait  dans  le 
jardin  de  Versailles  pour  l’agrandissement  de  la  place 
prez  le  bassin  d’Apollon,  au  bout  dud.  jardin,  y compris 
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3oott  par  gratification,  en  considération  de  ia  précipita- 
tion avec  laquelle  led.  ouvrage  a été  fait  (3  p.) 

3 1 3 1*+  65  8d 

18  aoust-20  septembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages au  bâtiment  de  Trianon-sous-bois  (2  p.)..  23oo» 
12  avril  : à Félix,  terrassier,  pour  les  défricliemens 

qu’il  a faits  dans  le  jardin  de  Versailles 191** 

i5  mars  : à Guillaume  et  Laurens  Dolot,  jardiniers, 
à compte  des  plants  de  cliarmille  et  autres  qu’ils  ont  levé 
et  voituré  en  la  présente  année,  pour  les  jardins  de  Ver- 
sailles et  de  Trianon îooott 

. 29  mars  : à Pierre  Dorel,  jardinier,  à compte  des 
treillages  qu’il  a fait  en  plusieurs  endroits  du  jardin  de 

Trianon i5ott 

3o  aoust  : à luy,  pour  la  clôture  de  perches  qu’il  a fait 

dans  ledit  jardin  en  la  présente  année 346tt  ios 

ier  mars- 1 3 décembre:  à Henry  Butteau,  voiturier, 
pour  les  fumiers  chauds  et  terreau  qu’il  a fournis  pour 
la  pépinière  et  le  jardin  du  palais  de  Trianon  (4p.).. 
770» 

Somme  de  ce  chapitre 7888^  i6s  8d 

SABLE  DE  RIVIERE. 

12  avril- 19  juillet  : à Jean  Belli,  dit  Devienne, 
voiturier,  parfait  payement  de  5 897^  i2s,  à quoy  monte 
le  sable  de  rivière  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  de  Ver- 
sailles pendant  les  années  1703  et  1706  (5  p.) 

2697» 1 2 5 

2 aoust- 22  novembre  : à luy,  à compte  du  sable  qu’il 
fournit  dans  lesd.  jardins  de  Versailles  pendant  la  pré- 
sente année  (6  p.) 2600^ 

12  avril- 19  juillet:  aux  nommez  Aymond  et  Rateau, 

voituriers,  parfait  payement  de  3i85»  i2s,  à quoy  monte 
le  sable  de  rivière  qu’ils  ont  fourni  dans  les  jardins  de 

Trianon  en  170/1  (4  p.) i485tt  125 

5 juillet- 27  septembre  : à eux,  à compte  du  sable 
qu’ils  fournissent  dans  lesd.  jardins  pendant  la  présente 

année  (5p.) . 1900» 

19  juillet  :aud.  Hémon,  parfait  payement  de  2 39itt4\ 
à quoy  monte  le  sable  de  rivière  qu’il  a fourni  en 

1708 997ttl2‘ 

Somme  de  ce  chapitre 9680» ifis 

CHARPENTERIE. 

18  janvier- i3  décembre  : à Jean  Malet,  charpentier, 
à compte  de  la  charpenterie  qu’il  fait  pour  le  comble  de 

la  chapelle  de  Versailles  (19  p.) 19000» 

18  aoust- 27  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 


charpenterie  aux  nouveaux  changemens  de  Trianon-sous- 

bois  (4  p.) 95oo» 

10-22  novembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 
dans  la  dépendance  du  château  de  Versailles  (2  p.)  • • • 
....  7000» 

Somme  de  ce  chapitre 355oo» 

COUVERTURE. 

19  juillet  - 1 3 décembre  : à Gilles  Charuel,  couvreur, 
à compte  de  ses  ouvrages  pour  la  couverture  de  la  cha- 
pelle du  château  de  Versailles  (5  p.) 23oo» 

menuiserie. 

1 5 février- 1 3 décembre  : à Barthélemy  Ducors, 

menuisier,  sur  les  ouvrages  qu’il  fait  aux  châteaux  de 
Versailles  et  de  Trianon  (17  p.) 5200tt 

26  avril- 5 juillet  i à Jean  Güesnon,  menuisier,  sur 
les  caisses  qu’il  fait  pour  l’orangerie  du  château  de  Ver- 
sailles (2  p.) 9 000» 

7 juin  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il 
fait  audit  château 5 00» 

16  aoust  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  fait  à Trianon 

3oo» 

18  aoust- 27  novembre  : à luy  et  Nelle,  sur  leurs 

ouvrages  de  menuiserie  au  nouveau  changement  de  Tria- 
non-sous-bois (4  p.) 12900» 

26  avril- 16  aoust  : à Jean  Nelle,  menuisier,  sur  les 
caisses  qu’il  fait  pour  l’orangerie  du  château  de  Versailles 

(5  p.) 23oo« 

7 juin- 8 novembre  : à Pierre  de  Jan,  dit  Toulousin, 
menuisier,  pour  avoir  démonté  et  posé  les  grands  châssis 
d’hyver  des  grands  apartemens  du  château  (2  p.).  2o4» 
5 juillet  : à Bourgoin,  menuisier,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a faits  à l’apartement  de  Mr  Bontemps,  premier  valet 
de  chambre  du  Roy,  au  château  de  Versailles,  en  1702 

et  i7o3 9lfitt  5<l 

1 5 mars- 1 3 décembre  : à Jacques  Loizeleur,  mar- 
chand de  bois,  à compte  des  madriers  et  planches  qu’il 
a fourni  pour  les  ouvrages  du  jardin  de  Versailles  (3  p.) 

8oo» 

12  avril  : au  s1'  Guérin,  marchand  de  bois,  pour  les 
échalats  qu’il  a fourni  pour  les  treillages  du  jardin  de 


Versailles 280»  17V 

Somme  de  ce  chapitre 254oi»  2S  2'1 


serrurerie. 

18  janvier  - i3  décembre  : à Nicolas  Desjardins,  ser- 
rurier, sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  dans 
les  jardins  de  Versailles  (i4  p.) 5ooo» 
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5 juillet- i3  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de 
serrurerie  à la  balustrade  de  Trianon  pendant  l’année 


1701  (4  p.) aooott 

39  juillet- 27  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  à 
Trianon  pendant  la  présente  année  (12  p.). . . . 06oott 


1 5 février  : au  nommé  Caffin,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  2635tt.  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serru- 
rerie qu’il  a faits  pour  la  rampe  d’un  des  escaliers  de  la 
ménagerie  du  château  de  Versailles  en  1699  et  1700.  . 

535+t 

18  janvier- 19  avril  : à Thomas  Vàlleren,  serrurier, 
parfait  payement  de  22001^  5‘,  à quoy  montent  ses  ou- 
vrages de  serrurerie  dans  le  château  et  jardin  de  Ver- 
sailles, depuis  le  1er  septembre  1 70/4  jusqu’au  ier  avril 

1705  (7  p.) i85oitt  5“ 

10  may-3o  aoust  : à luy,  sur  la  ferrure  des  caisses 

de  l’Orangerie  (3  p.) i5oott 

2 A may-18  octobre  : à luy,  sur  les  gros  fers  et  les 
fers  des  vitraux  de  la  chapelle  (10  p.) 63oott 

2 aoust  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  serrurerie  en  la 

dépendance  du  château 1 000^ 

18  aoust- 1 3 décembre  : à luy,  sur  la  serrurerie  qu’il 
lait  au  nouveau  changement  de  Trianon-sous-bois  (5  p.) 
35oott 

3 aoust  : à Lodis  Tavernier,  marchand  de  fer,  pour 
les  contrecœurs  des  cheminées  qu’il  a fournis  au  château 


en  la  présente  année g3tt  *3» 

Somme  de  ce  chapitre 45029^  183 


VITRERIE. 

i5  février- 1 3 décembre  : à Gabriel  Janson,  vitrier, 
â compte  des  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  au  château 

de  Versailles  et  à celui  de  Trianon  (11  p.) 3700tt 

A Jean  Girard,  vitrier,  sur  les  ouvrages  de  vitrerie 
qu’il  a faits  au  château  de  Versailles  (10  p.).  . . 3iooH 
Somme  de  ce  chapitre.  . , 6800*+ 

plomberie. 

i5  février- 8 novembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
sur  les  ouvrages  de  plomberie  qu’il  fait  pour  les  fontaines 
du  jardin  de  Versailles  pendant  les  années  170^1  et  1706 

(6P-) Sooott 

îâ  mars  : à luy,  parfait  payement  de  79267**  io“  6d, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  plomberie  qu’il  a faits 
tant  au  château  de  Versailles  et  dépendances,  aux  bâti- 
mens  des  dehors  d’iceluy,  à Marly,  à Meudon  et  autres 
Maisons  lloyalles,  qu’au  château  de  Fontainebleau,  de- 
puis et  compris  1701  jusques  et  compris  1703  (2  p.). . 
22907**  1 o5  6d 


5 juillet- 1 3 décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
plomberie  de  la  couverture  de  la  chapelle  du  château  de 

Versailles  ( 9 p. ) â8oott 

1 8 octobre  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  fait  aux  ré- 
parations du  comble  de  Trianon-sous-bois 8oo** 

1er  février- i5  mars  : à Claude  Denis  l’aîné , fontai- 
nier,  à compte  de  la  soudure  qu’il  a employée  aux  cban- 

gemens  des  fontaines  de  Versailles  (2  p.) iooott 

Somme  de  ce  chapitre.. . . 32607**  ios  6d 

ouvrages  de  cuivre. 

i5  mars- 16  avril  : a Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
sur  les  ouvrages  de  cuivre  qu’il  fait  pour  les  fontaines 

du  jardin  de  Versailles  (2p.) 8oo** 

26  avril  : à Pierre  Duciiemin,  chaudronnier,  à compte 
des  ouvrages  de  cuivre  qu’il  fait  pour  les  fontaines  du 

jardin  de  Versailles 500tt 

Somme  de  ce  chapitre i3oott 

DORURE. 

2âmay-22  novembre  : à Guillaume  Desauzières,  do- 
reur, sur  la  dorure  qu’il  a fait  aux  ornemens  des  fon- 
taines des  jardins  de  Versailles  et  de  Trianon  (6p.)... 

. . 24oo** 

1 3 décembre  : à luy,  sur  la  dorure  des  baldaquins  des 


Bains  d’Apollon 3ooo** 

Somme  de  ce  chapitre 54  00** 


PEINTURE. 

i5  février- 8 novembre  : à Nicolas  Spayement,  pein- 
tre, parfait  payement  de  20 48**,  à quoy  monte  la  pein- 
ture qu’il  a fait  aux  caisses  des  orangers  du  jardin  de 

Trianon  (A  p.) i2â8tt 

22  novembre  : à Jean-Baptiste  Fontenay,  peintre,  sur 
les  peintures  qu'il  fait  aux  fontaines  du  jardin  de  Tria- 
non   5oo** 

i5  février -A  octobre  : à Estienne  Bourgault,  peintre, 
sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  fait  aux  caisses  et 
aux  fontaines  du  jardin  de  Versailles  (9  p.). . . . 33oo** 
2 aoust- 1 3 décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages à Trianon  (A  p.) i4oo** 

A - 1 8 octobre  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de  pein- 
ture qu’il  fait  en  la  dépendance  du  château  de  Versailles 

(2p.) 1600** 

26  avril- 1 3 décembre  : à Nicolas  Bailly,  peintre,  à 
compte  des  peintures,  couleur  de  bronze,  qu’il  fait  sur 
les  ornemens  des  fontaines  du  château  de  Versailles 

(8  p.) 4ooo** 

1 19A8H 


Somme  de  ce  chapitre 
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SCULPTURE. 

19  juillet  : à la  veuve  Claude  Bertin,  sculpteur,  pour 
les  fiâmes  qu’il  a fait  pour  mettre  sur  les  vases  des  ba- 
lustrades du  château  de  Versailles  et  autres  ouvrages 
(2  p.) 219* 

12  avril- 13  décembre  : aux  nommez  Taupin,  Belan, 

Legoupil,  Dcgoulon  et  Lalande,  sculpteurs,  à compte 
des  ornemens  de  la  corniche  du  dedans  de  la  chapelle 
(10  p.) 5ooo« 

16  aoust  1705  - 3o  janvier  1707  : à eux,  sur  la  sculp- 
ture en  bois  qu’ils  ont  fait  au  château  de  Versailles  et 
à Trianon  en  1704  et  1705  (2  p.). . . . i4g5 4tt  i3s  4d 
tG  aoust  : aud.  Lalande,  pour  la  sculpture  en  bois  à 
une  chaloupe  du  canal  de  Versailles  en  1 703 . . 19^ 

2 h may  : aux  nommez  Dedieu  et  Simon  y,  sculpteurs, 
pour  2 5 roses  qu’ils  ont  fait  pour  la  corniche  de  la  cha- 
pelle du  château  de  Versailles i5ott 

13  septembre  : aud.  Dedieu,  sur  la  réparation  des 
deux  groupes  de  l’entrée  de  l’avant-cour  de  Versailles.. 
5oott 

ier  mars- 1 3 décembre  : aux  nommez  Gaillard  et 
Noël,  sculpteurs,  sur  la  sculpture  qu’ils  font  aux  chapi- 
teaux de  la  chapelle  de  Versailles  (8  p.) 36oott 

i3  septembre  : à eux,  pour  la  réparation  du  groupe 
de  figures  de  l’entrée  delà  cour  du  château  de  Versailles. 

. . . 3gott 

8-9  novembre  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  de  sculp- 
ture à Trianon-sous-bois  (2  p.) iooott 

12  avril  : à Presta,  sculpteur,  sur  la  sculpture  qu’il 
fait  aux  chapiteaux  de  la  chapelle  de  Versailles . . 3oott 
1e1'  février  : aux  nommez  Spingola,  Hardy,  Poirier  et 
François  cadet,  sculpteurs,  pour  les  roses  qu’ils  ont  fait 
pour  la  grande  corniche  de  la  chapelle  du  château  de 

Versailles Goo^ 

12  avril- 2 4 may  : à eux,  pour  la  sculpture  des  mo- 
difions qu’ils  ont  faits  pour  la  corniche  du  dedans  de  la 

chapelle  (2p.)...; aooot* 

27  septembre -8  novembre  : à Hardy,  Poirier,  Le 
Pautre  et  Poultier,  sur  les  ornemens  de  plomb  qu’ils 
font  pour  le  comble  de  lad.  chapelle  (2  p.). . . . 3ooott 
20  septembre-27  novembre  : à eux,  sur  les  ouvrages 
en  pierre  et  en  plâtre  aux  faces  extérieures  de  Trianon- 
sous-bois  et  aux  corniches  des  apartemens  (3  p.).  45oott 
1er  février  : aux  nommez  Montéan  et  Harman,  sculp- 
teurs, pour  les  roses  qu’ils  ont  fait  pour  la  grande  cor- 
niche de  la  chapelle  du  château 3oott 

24  may  : à eux,  pour  la  sculpture  des  modifions  pour 


les  corniches  du  dedans  et  du  dehors  de  lad.  chapelle . 

ioi5tt 

21  juin  : à eux,  pour  six  consolles  de  marbre  qu’ils 
ont  fait  et  posé  dans  le  bosquet  de  la  gallerie  des  maron- 

niers 35ott 

A eux,  sur  leurs  ouvrages  aux  chapiteaux  de  lad.  cha- 
pelle  5oott 

27  septembre  : à eux,  sur  la  sculpture  des  pieds  de 
table  de  marbre  pour  les  jardins  de  Trianon.  . . . 5oott 

29  mars  : aud.  Montéan,  sur  ses  ouvrages  aux  chapi- 
teaux de  lad.  chapelle 3oott 

1"  février  : aux  nommez  Guyot  et  Voiriot,  pour 

5 0 roses  qu’ils  ont  fait  pour  la  grande  corniche  de  tad. 

chapelle 3oott 

10  may  : à eux,  pour  vingt-six  modifions  pour  la 

corniche  en  dedans  de  lad.  chapelle 65ott 

ier  février:  à Martin,  sculpteur,  pour  vingt-cinq  mo- 
difions faits  à la  grande  corniche  de  lad.  chapelle.  37 5^ 
10  may  : à François  l’ainé,  sculpteur,  pour  cinquante 
modifions  qu’il  a faits  à la  corniche  du  dehors  de  lad. 

chapelle • • 7 5 ott 

Somme  de  ce  chapitre.  ...  4420211  i3s  4(I 

MARBRERIE. 

26  avril -5  juillet  : à Pierre  Lisqui  et  Claude  Tablé, 
marbriers,  sur  les  ouvrages  de  marbre  qu’ils  font  pour 
les  fontaines  du  jardin  du  château  de  Versailles  (5  p.  ).. 

5ooott 

i3  décembre  : à eux,  sur  les  ouvrages  de  marbre 

qu’ils  font  à Trianon iooott 

18  aoust-20  septembre:  aud.  Tarlé,  sur  les  ouvrages 
de  marbre  qu’il  fait  aux  cheminées  des  apartemens  de 
Trianon-sous-bois  (2  p.)... • • • îooo*1 

30  aoust  : à luy,  parfait  payement  de  1 1 i45tt  83  4J,  à 

quoy  montent  les  ouvrages  de  marbre  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  du  château  de  Versailles  et  au  palais  de  Tria-' 
non 7 1 4 5H  8S  4d 

8 novembre  : aud.  Lisqui,  à compte  des  ouvrages  de 
marbre  qu’il  a faits  au  château  et  jardin  de  Versailles  . . 

, , , 5oott 

7 juin  : à Antoine  Cuvillier,  marbrier,  sur  ses  ou- 
vrages pour  le  bosquet  de  la  fonlaine  des  Dômes  dans  le 

jardin  de  Versailles iooott 

18  octobre- 1 3 décembre  : à luy,  à compte  des  ou- 
vrages de  marbre  qu’il  fait  pour  le  jardin  de  1 rianon 

(4  p.) 2000,1 

22  mars  : aux  nommez  Dezaigres  et  Derbais,  mar- 

briers, à compte  des  ouvrages  de  marbre  qu’ils  ont  faits 

73. 
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tant  au  château  de  Versailles  qu’au  palais  de  Trianon. . 

2620++  o“  5d 

16  aoust  : aud.  Dez aigres,  à compte  desd.  ouvrages 


de  marbre  en  1 703 977++  198  6d 

Somme  de  ce  chapitre 21243++  is  3d 


PAVÉ. 

26  avril  : à Louis  Regnouf,  paveur,  à compte  des  ou- 

vrages de  pavé  qu’il  fait  en  la  dépendance  du  château  et 
jardins  de  Versailles 5oo++ 

27  septembre -8  novembre  : à luy,  sur  les  réparations 

de  pavé  qu’il  fait  dans  les  cours  du  château  do  Versailles 
(3  p.) i5oo++ 

Somme  de  ce  chapitre 2000++ 

OUVRAGES  DE  BRONZE. 

21  juin-  i3  décembre:  à Julien  Lochon,  ébéniste  et 
fondeur,  à compte  des  ferrures  de  bronze  qu’il  fait  pour 
les  apartemens  du  château  de  Versailles  (4  p.).  1200++ 

3 0 aoust  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de  bronze 


qu’il  fait  aux  Maisons  Royalles 3ooo++ 

Somme  de  ce  chapitre.  . 4 200++ 


TUIAUX  DE  FONTE  DE  FER. 

29  juillet  - 20  septembre  : à Charles-François  Pollard, 
à compte  des  conduites  de  fonte  de  fer  qu’il  a posé  en 


la  dépendance  de  Marly  pendant  la  présente  année 

(2p.) 3ooo++ 

8 novembre  : à luy,  sur  le  posage  des  conduites  de  fer 

du  jardin  de  Versailles 3ooo++ 

Somme  de  ce  chapitre 6ooo++ 


CHARONNAGE. 

12  avril-i3  décembre  : à Antoine  Ringuet,  charron, 
pour  les  ouvrages  de  charonnage  qu’il  a faits  pour  le  jar- 
din du  château  de  Versailles  pendant  la  présente  année 
(4  p.) 982++  65 

RAMONNAGES  DE  CHEMINEES. 

1e1  février  : à Jean-Antoine  Padelain,  ramonneur, 
pour  les  cheminées  qu’il  a ramonné  en  la  dépendance  du 
château  de  Versailles  pendant  les  neuf  derniers  mois 
1 7°4 457+1 

19  juillet  : à Pierre  Varisse,  autre,  pour  les  chemi- 
nées qu’il  a ramonné  aud.  château  pendant  les  six  pre- 
miers mois  1705 61 5++  1 3S 

Somme  de  ce  chapitre 1072++  i3s 


VUIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

26  avril -5  juillet  : à Mathurin  Arnault,  vidangeur, 
parfait  payement  de  4833++  i5s,  à quoy  monte  la  vui- 
dange  des  fosses  d’aysances  de  Versailles  et  autres  en- 
droits, pendant  les  années  1702,  1703  et  1704  (2  p.). 
s33++  1 5S  6d 

27  septembre  : à luy,  pour  la  vuidange  d’une  fosse 

d’aysance  qu’il  a fait  à Trianon 162++ 

18  octobre- 22  novembre  : à luy,  pour  la  vuidange 

des  fosses  d’aysance  du  château  de  Versailles  pendant  la 
présente  année  (2p.) 882++ 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 1277++  i5s  6d 

DIVERSES  DÉPENSES  SOUS  M.  LAMBERT. 

8 mars-3o  aoust  : à Bonneau,  voiturier,  sur  les  voi- 
tures des  tuiaux  de  fer  qui  sont  à Mainlenon,  à Ver- 
sailles et  à Marly  (4p.) 6900++ 

29  mars  - 27  septembre  : à Liard,  preneur  de  taupes 
dans  la  dépendance  du  jardin  et  petit  parc  de  Versailles, 
pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  1 704  et  des  six  pre- 
miers 1705  (2  p.) 4oo++ 

24  may  : à Sorin,  marchand,  pour  le  mastic  et  cuirs 
de  vache  qu’il  a fournis  pour  les  fontaines  du  jardin  de 
Versailles ^5tt 

5 juillet  : à la  veuve  La  Croix,  épinglier,  pour  les 
ouvrages  de  fil  de  fer  et  de  îeton  qu’elle  a fait  faire  pour 
les  jardins  de  Versailles  et  de  Trianon.  . . . 1 3 g+t  1 25  8d 

19  juillet  : à Guillaume  Séguin,  cloutier,  pour  les 

clous  qu’il  a fournis  pour  les  chaloupes  du  canal  de  Ver- 
sailles  5 4 H 5 s 

7 septembre  : au  sr  Delacroix,  inspecteur,  pour  la 
dépense  du  voyage  qu’il  a fait  aux  carrières  de  Ton- 
nerre, pour  faire  tirer  les  pierres  pour  les  figures  et 
vases  de  la  chapelle  du  Roy  à Versailles..  . 397++  1 is  9'1 

22  novembre  : au  s1'  Gandon  , pour  les  madriers  de  bois 
de  sapin  qu’il  a fourni  pour  échafauder  les  baldaquins 

des  Bains  d’Apollon 55++ios 

Somme  de  ce  ehapitre 8o3i++  19'  5d 

OUVRIERS  À LA  JOURNÉE. 

4 janvier- 1 3 décembre  : aux  ouvriers  et  voituriers 
qui  ont  travaillé,  à la  journée  du  Roy,  dans  le  château  et 
jardins  de  Versailles,  Trianon  et  la  Ménagerie,  depuis  le 
27  novembre  1704  jusqu’au  21  novembre  1706  (25  p.) 
26632++  gs  4d 

4 janvier- 1 5 février  : à ceux  qui  ont  voilure  des 
pieds  d’estaux  de  pierre  et  des  vases  de  marbre  du  jardin 
de  Versailles  à celuy  de  Marly  (2p.) 2o5++  a‘ 
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18  janvier- 1 3 décembre  : à ceux  qui  ont  coupé  et 
voiture  les  vieux  plombs  et  fers  et  autres  divers  ouvrages 
dans  la  dépendance  du  château  de  Versailles  (ah  p.). 

ig36tt  io3  nd 

18  janvier-  1er  mars  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace 
les  glacières  de  l’étang  de  Clagny,  la  Ménagerie  et  Tria- 
non  (h  p.) 9985tti33  6d 

15  mars-3o  aoust  : aux  sculpteurs  du  modèle  du 

bassin  de  la  fontaine  des  Dômes  de  Versailles  et  de  la 
petite  fontaine  de  Trianon  (12  p.) haha^  9" 

1 0 may  : aux  rocailleurs  qui  ont  travaillé  à la  nouvelle 

fontaine  de  Trianon 337tt  193 

16  aoust- 22  novembre;  à ceux  du  modèle  du  comble 

de  la  chapelle  (2  p.) 628++  9’ 

3o  aoust  - 13  décembre  ; à ceux  des  bâtimens  et  jar- 
dins de  Trianon  (12  p.). 3590tt  o3  3d 

22  novembre  : aux  peintres  qui  ont  nettoyé  les  tableaux 

et  dorures  des  apartemens  du  château 176^  ios 

Somme  de  ce  chapitre 4067/1++  33 

ENVIRONS  DE  VERSAILLES. 

MAÇONNERIE. 

11  janvier- 20  octobre  : à Jacques  Mazière,  entre- 
preneur, parfait  payement  de  25i65++  i53  2d,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  bâti- 
ment neuf  de  la  rue  du  Vieux-Versailles  pour  les  cabinets 
des  tableaux  du  Roy,  ceux  faits  aux  dehors  du  château  et 
ceux  de  maçonnerie  et  charpenterie  qu’il  a faits,  au  lieu 
et  place  d’un  bâtiment  qui  luy  a esté  ordonné  d’estre 
démoly,  aux  écuries  de  Madame  la  duchesse  de  Bour- 
gogne, pendant  les  années  1703  et  170/1  (11  p.)..  . . . 
ig565++  i5s  2'1 

1er  novembre- 20  décembre  : à luy,  à compte  des  ou- 
vrages de  maçonnerie  qu’il  fait  pendant  la  présente  an- 
née (h  p.) 2000++ 

11  janvier -8  mars  : à Mathurin  Chabreron,  maçon, 
parfait  payement  de  1 986^  i8s  Zid,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à l’abreuvoir  des 

écuries  des  Gardes  du  corps  à Versailles  (3  p.) 

586++  i8s  4d 

28  juin  : à luy,  pour  les  séparations  des  écuries  desd. 

Gardes  du  corps.  - - 200++ 

10  novembre -6  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages 
de  ciment  qu’il  fait  aux  aqueducs  de  Satory  et  les  re- 
prises qu’il  fait  aux  réservoirs  du  Parc-aux-cerfs  (2  p.). 

3oo++ 

3 may  : à Pinçon,  maçon,  pour  ouvrages  et  répara- 


tions de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  vieil  hôtel  de  Duras 

en  1702 385++  7’  h'1 

il  janvier- 1 5 novembre  : à Jacques  Crocquoison, 
maçon,  sur  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  au 
château  de  Saint-Léger  pendant  les  années  précédentes 

(1/1  p.) 2700++ 

1 1 janvier  - ier  novembre  : à luy,  parfait  payement  de 
1 678++  5S  4d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  pen- 
dant les  six  derniers  mois  170/1  (7  p.). . . 1 /1 3 8++  53  /id 
6-20  décembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages 
faits  dans  le  grand  et  le  petit  parc  de  Versailles  en  170b 

(2  p.) ' • • • 35o++ 

g aoust;  à Michel  Desrues  et  Yves  Lebeau,  maçons, 
pour  les  réparations  qu’ils  ont  faites  au  bâtiment  du  ha- 
ras de  Saint-Léger  en  1705 126++  33  gd 

1 1 janvier- 3 1 may  : à Annet  Lamoureux,  maçon,  par- 
fait payement  de  4009++  1 13,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de 
Versailles  pendant  les  six  premiers  mois  de  l’année  170/1 

(9  p.) 28/19++  llS 

i/i  juin- 1er  novembre  ; à luy,  pour  sesd.  ouvrages 
pendant  les  six  derniers  mois  170/1(109.).  291  1++  g3  711 
1 5 novembre  - 90  décembre  : à luy,  à compte  de  sesd. 
ouvrages  pendant  les  six  premiers  mois  1706..  . . 5oo++ 
25  janvier- 8 février  : à luy,  parfait  payement  de 
1 5 1 3 +1  8S  2d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  en  1703  aux  murs  de  revêtement  des  étangs 
et  acqueducs  de  la  plaine  de  Saclay  (2  p ).  288++  83  ed 
22  mars- 20  septembre  : à luy,  parfait  payement  de 
i36o++  ro36d,  à quoy  montent  iesd.  ouvrages  pendant 


l’année  170/1  ( 1 1 p.) 1 1 34++  1 63  6d 

11  oclobre-20  décembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 
vrages pendant  l’année  1705  (5  p.) 5oo++ 


11  janvier  : à Léonnard  Fourneau,  maçon,  parfait 
payement  de  2 234++  â3  id,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  murs  de  revêtement  des 

étangs  de  Trapes  et  d’Arcy  pendant  1702  et  1703 

i6t++43id 

19  avril -6  décembre  : à luy,  parfait  payement  de 

1 A33++  8!  id,  à quoy  montent  sesd.  ouvrages  aux  étangs 
de  Trapes  et  d’Arcy  et  autres  de  la  plaine  du  Perray 
pendant  170/1  (11p.).... 11 27++  83  id 

20  décembre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages  pendant  l’an- 
née 1 705 1 oo1* 

Somme  de  ce  chapitre 37175++  7* 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

1 1 janvier- 20  décembre  : à la  veuve  Florent  Félix  , 
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terrassier,  pour  divers  ouvrages  de  terrasse  et  autres  dé- 
penses faites  dans  les  environs  de  Versailles  en  170/1  et 

1706  (7  p.) 1 i8itt  i6‘  8d 

11  janvier- 1 5 novembre  : à elle,  pour  ouvrages  de 
terrasse  qu’elle  a fait  foire  dans  le  grand  et  petit  parc  de 
Versailles  en  170/1  et  1705  (9p.) i557tt  /is  6d 

5- 19  avril  : à François  Le  Normand,  jardinier,  pour 

les  transports  de  terre  qu’il  a faits , au-delà  de  son  entre- 
tien , dans  le  potager  du  Roy  pour  renouveler  les  espaliers 
(a  p.) 18P 

19  avril  : à Yerdeneuil,  terrassier,  pour  avoir  régallé 
l’avenue  de  Paris,  au  sujet  de  la  venue  des  Gardes  fran- 

çoises  et  suisses 287^  7'  6d 

i5  novembre  : à Eustache  Le  Coeur,  terrassier,  par- 
fait payement  de  1/17 3 8t*  Zis,  à quoy  montent  les  terres 
qu’il  a fouillées  à la  grande  avenue,  en  face  du  château 
de  Versailles,  et  qu’il  a transportées,  tant  au  potager 

qu’autres  endroits,  en  1C82  et  1 68 3 1 78^  /is 

a5  janvier -5  avril  : à Pierre  Lionnois  le  fils,  terras- 
sier, à compte  des  ouvrages  de  terrasse  qu’il  fait  aux 
chaussée  et  rigolles  des  étangs  de  la  Tour  et  d’Arcy  (3p.) 

33att 

22  mars- 20  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de 
terrasse  pour  allonger  la  rigolle  des  Bréviaires,  pour  tirer 
les  eaux  de  la  retenue  de  La  Renardière  qui  innondent 
les  terres  et  quelques  maisons  du  village  des  Bréviaires , 
et  pour  la  maçonnerie  des  ponts  sur  lad.  rigolle  (10  p.) 

3ooott 

19  avril  : à luy,  parfait  payement  de  529^  i35,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  aux  envi- 
rons de  Trapes  et  du  Perray  en  170/1 /1 4*+  i35 

6- 20  septembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  de 

terrasse  et  de  maçonnerie  à l’étang  du  Port-Royal  (2p.) 
200ti 

1 1 octobre  - ior  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux 

rigolles  de  la  plaine  du  Perray  (2  p.) 2 0ott 

8 mars  - i/t  juin  : à Lionnois  le  père,  terrassier,  par- 
fait payement  de  3 Zia+t,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
terrasse  qu’il  a faits  en  170/1  pour  fortifier  la  digue  du 
lit  de  rivière  le  long  de  la  retenue  des  Landes  (2  p.). . . 

i9att 

Somme  de  ce  chapitre 7307H  5S  8d 

TREILLAGES. 

3 may-  20  décembre  : à Pierre  Durel,  jardinier,  pour 
les  treillages  d’échalats  qu’il  a faits  au  jardin  potager  du 
Roy  pendant  la  présente  année  (5  p.) 779tt  8S  6d 


28  juin  : à luy,  pour  les  ouvriers  à journée  qu’il  a em- 


ployés pour  lesd.  treillages 4 7+1  4*  8d 

Somme  de  ce  chapitre 826^  1 33  2d 


CHARPENTERIE. 

8 février- 20  septembre  : à Jean  Malet,  charpentier, 
sur  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  au  bâtiment 

neuf  de  la  rue  du  Vieux-Versailles  (3  p.) 900** 

11  janvier- 12  juillet  : à Jacques  Tissier,  charpen- 
tier, parfait  payement  de  i77ott  1 7*,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  au  château  de 


Saint-Léger  (4  p.) 575tt  173 

Somme  de  ce  chapitre 1 4 7 5 173 


COUVERTURE. 

8 février- 20  décembre  : à Gilles  Ciiaruel,  couvreur, 
sur  les  ouvrages  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des  dehors  de 

Versailles  en  170/1  (11  p.).  2000^ 

2 3 aoust  : à luy,  pour  les  ouvrages  de  couverture  qu’il 
a laits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  pendant 

les  six  derniers  mois  170/1 1 7 6+t  2 5 6d 

1/1  juin  : à luy,  pour  les  ouvrages  et  réparations  de 
couverture  qu’il  a faits  aux  pavillons  des  gardes-rigolles 
et  aux  pavillons  des  regards  des  soupapes,  outre  son  en- 
tretien, pendant  les  années  1703  et  170/1..  58tt  113  3d 
1e1'  novembre  : à Pouret,  couvreur,  pour  les  ouvrages 
de  couverture  qu’il  a faits  à Saint-Léger  les  années  pré- 
cédentes  i5ott 

Somme  de  ce  chapitre  ....  2384++  i3s  9d 

menuiserie. 

11  janvier  : à Jean  Guesnon  et  Jean  Nelle,  menui- 
siers, à compte  des  planches  qu’ils  ont  fournies  pour  la 

construction  du  feu  d’artifice 158*1 

1 1 janvier- 3i  may  : aud.  Jean  Guesnon,  parfait  paye- 
ment de  7 57 i+t  1 4S  nd,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  aux  dehors  du  château  de  Ver- 
sailles en  1702  , 1703  et  170/1  (3  p.). . 4 9 7 1 tt  iZi3  1 id 
1 1 janvier-  1er  novembre  : aud.  Jean  Nelle,  à compte 
de  la  menuiserie  des  bâtimens  des  dehors  dud.  château 

en  1703  et  170/1  (3  p.) 700^ 

1 1 janvier- 6 décembre  : à Michel  Carré,  menuisier, 
à compte  des  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  bâ- 
timens des  dehors  du  château  de  Versailles  depuis  l’année 

1700  ( i3  p.) 23oott 

8 février  170b -3i  janvier  1706  : à Jean  Léger,  me- 
nuisier, sur  les  ouvrages  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des  de- 
hors du  château  de  Versailles  depuis  l’année  1702  (1 4 p.) 
*.  . . 3goott 
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8 mars- 17  may  : à lny,  parfait  payement  de  734tt 
i/is  2d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il 
a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  1703 

et  1704  (2  p.) 228»  i4“  2d 

3i  may- 11  octobre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages  pen- 
dant la  présente  année  (4  p.) 

8 février-  ier  novembre  : à Jean  Garrey,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  aux  batimens 
des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant  les  années 

précédentes  (8p.) 11  °°tt 

22  février- 15  novembre  : à Jacques  Loyseleur,  mar- 
chand de  bois,  pour  les  planches  de  chesne  et  autres 
qu’il  a fourni  pour  les  bâtiinens  des  dehors  du  chateau 

de  Versailles  en  1704  et  1705  (2  p.) a86tt  12’  4d 

1 9 avril  : à luy,  pour  les  planches  de  hatteau  qu’il  a 
fourni  en  1703  et  1704  pour  couvrir  les  pierrées  dans 

le  petit  parc  de  Versailles i27tt  18’ 

11  janvier-22  mars  : à Marin  de  Bray,  menuisier, 
parfait  payement  de  2274»  ios,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de  Saint- 

Léger  les  années  précédentes  (2p.) 274^  103 

Somme  de  ce  chapitre 1 44g7tt  9*  5d 


SERRURERIE. 


11  janvier- 6 décembre  : à Thomas  Valleren,  serru- 
rier, pour  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aux  bâ- 
limens  des  dehors  du  château  de  Versailles  pendant  l’an- 
née 1704  et  les  six  premiers  mois  de  1706  (9p.)..  . 
2600^ 

12  juillet- 20  décembre  : à luy,  à compte  desd.  ou- 

vrages pendant  les  six  premiers  mois  de  1705  (10  p.). . 
2587H 

1 1 janvier  - 1er  novembre  : à luy,  parfait  payement  de 
635tt  1 9%  à quoy  montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il 
a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  1704 

et  1706  (3  p.) 39&tt  19 

17  may  : à Nicolas  Desjardins,  serrurier,  pour  les 
ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aux  batimens  des  de- 
hors du  château  de  Versailles,  depuis  1702  jusqu’en 

i7o4 i42«9s6d 

1 4 juin  : à Tavernier,  serrurier,  pour  les  contrecccurs 
et  crochets  de  treillage  qu’il  a fournis  au  magasin  en 

1704  et  1705 46tti2‘6d 

11  janvier-  i4  juin  : à Louis  Jouvain,  serrurier,  par- 
fait payement  de  2274**  12’,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  serrurerie  et  de  gros  fer  qu’il  a faits  et  fournis  au 
château  de  Saint-Léger  depuis  l’année  1702  (2  p.). . . 

37  4tt  12* 

3 may  : à Pierre  Bresain,  serrurier,  pour  les  ouvrages 


de  serrurerie  qu’il  a faits  aux  pavillons  des  garde-ri- 
golles  du  département  de  Trapes  en  1 704  et  1705 .... 
83tt  17* 

Somme  de  ce  chapitre 623ot>  105 

vitrerie. 

11  janvier- 1 4 juin  : à Gabriel  Janson,  vitrier,  par- 

fait payement  de  2o8Gtt  i5*  gd,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  vitrerie  qu’il  a faits  dans  les  bâti  mens  des  de- 
hors du  château  de  Versailles  pendant  les  six  derniers 
mois  1 7o3  (8  p.) 1 886+t  1 5S  9e1 

28  juin- 20  décembre  : à luy,  à compte  de  sesd.  ou- 
vrages pendant  l’année  i7o4  (1 1 p.) 2200^ 

12  juillet  : à luy,  parfait  payement  de  256tt  9“  4d,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits  dans 
le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  en  i7o3  et  1704.  . 

*9ltt  9* 

11  janvier- 20  décembre  : à Bernard  Lespinouze, 
vitrier,  à compte  des  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits 
dans  les  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 
pendant  les  années  1703,  1704  et  1706  (i5  p.).  . . . 
24oott 

3i  may- 26  juillet:  aux  héritiers  dud.  Bernard 
Lespinouze,  pour  les  ouvrages  de  vitrerie  qu’il  a faits 
dans  le  grand  et  petit  parc  de  Versailles  pendant  les  an- 
nées 1703  et  1704  (2  p.) 261^6*  3'1 

11  janvier  : â Chrestien  Poil,  vitrier,  parfait  paye- 
ment de  382tt  4*  5d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  vi- 
trerie qu’il  a faits  au  château  de  Saint-Léger  pendant 
i7o4 1 3 stt  4*  5d 

Somme  de  ce  chapitre 707  itt  i5*  9d 

PLOMBERIE. 

5 avril  : à Jacques  Lucas,  plombier,  pour  avoir  fait 
rétablir  les  vieux  plombs  en  1703  et  i7o4  . i55tt  o3  4d 


11  janvier-i5  novembre  : à Estienne  Bourgault, 
peintre,  à compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il 
a faits  aux  bâtimens  des  dehors  du  château  de  Versailles 
depuis  l’année  1699  jusqu’à  présent  (i3  p.). . . 2o5otf 
2 3 aoust  : au  nommé  Hoüasse,  peintre,  pour  avoir 
travaillé  à rétablir  les  tableaux  qui  ont  esté  aportés  de 
Saint-Germain  au  cabinet  des  tableaux  du  Roy,  à Ver- 
sailles, pendant  les  six  premiers  mois  1700 600^ 

Au  nommé  Stiémart,  peintre,  pour  pareil  ouvrage.  . 
6ooH 

Somme  de  ce  chapitre 325ott 
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DOIRURE. 

26  juillet- 9 aoust:  à Guillaume  Desauzières,  doreur, 
sur  les  ouvrages  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des  dehors 
de  Versailles  depuis  le  mois  de  novembre  1708  jusqu’à 
présent  (2  p.) 4 1 9+t  1 3S  4d 

PAVÉ. 

îi  janvier- ier  novembre  : à Louis  Regnouf,  paveur, 
sur  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  aux  dehors  du  châ- 
teau de  Versailles  depuis  1703  (5  p.) i4oo+t 

marbrerie. 

3 may  : au  nommé  Dezaigres,  marbrier,  pour  les 
ouvrages  de  taille  de  marbre  qu’il  a faits  au  Grand  Com- 
mun en  1703 1 i5tt  i8s  9d 

20  septembre- 11  octobre  : à Pierre  Lisqui,  autre, 
sur  les  ouvrages  qu’il  a faits  aux  bâtimens  des  dehors 

du  château  de  Versailles  (2  p.) 2 56++  gs  8d 

Somme  de  ce  chapitre 379++  8S  5d 

VUIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

I i janvier  : à Mathurin  Arnault,  vuidangeur,  parfait 
payement  de  1661++  i3aAd,  à quoy  monte  la  vuidange 
qu’il  a faite  des  fosses  d’aysances  des  bâtimens  des  de- 
hors du  château  de  Versailles  et  ailleurs,  en  170A  (2  p.) 

g5t+8siod 

II  janvier- 19  avril  : à Cristophe  Lejeune,  vuidan- 

geur, parfait  payement  de  2i64itt,  à quoy  monte  la  vui- 
dange des  fosses  d’aysance  qu’il  a faite  dans  lesd.  bâti- 
ments pendant  la  même  année  1706  (4  p.) 84 1++ 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 36++  8S  iod 

RAMONNAGE  ElE  CHEMINEES. 

22  février  : à Jean-Antoine  Padelain,  ramonneur, 
pour  les  cheminées  qu’il  a ramonnées  aux  bâtimens  des 
dehors  du  château  de  Versailles  pendant  les  trois  der- 
niers mois  1 704 109+^18“ 

9 aoust  : à Pierre  Varisse,  autre,  pour  celles  qu’il  a 

ramonnées  auxd.  endroits  pendant  les  six  premiers  mois 

*7°5 35ott  6S 

Somme  de  ce  chapiftre 46o++  4e 

DIVERSES  ÏDÉPENSES. 

29  février  : à Gratien  Boiurdin,  marchand  de  toille, 
pour  la  toille  qu’il  a fournie  jpour  les  croisées  des  écuries 
du  Chenil  et  autres,  à Versailles,  en  1704  et  1705. . . 

97tt 


3 avril  : à Estienne  Villot,  marinier,  pour  le  bois 
qu’il  a fourni  à Vanvres  pour  voiturer  à Versailles  les 
maronniers  que  l’on  y a levez  en  motte.  . . 190+t  12“  6d 
A Orset,  maréchal,  pour  les  ouvrages  qu’il  a faits  aux 

binards  qui  ont  mené  lesd.  maronniers 2 35H  i5‘ 

A Jacquin,  charon,  pour  l’ouvrage  qu’il  a fait  auxd. 

binards 45+t  i6s  6d 

A Maillard,  cordier,  pour  les  cordages  qu’il  a four- 
nis au  sujet  de  la  voiture  desd.  maronniers.  . . 33 1++  8‘ 
98  juin- 6 décembre  : à Antoine  Ringuet,  charron, 
pour  ouvrages  de  charonnage  qu’il  a faits  au  magasin 
des  démolitions,  aux  écuries  de  l’hôtel  de  Limoges  et 
Gardes  du  corps  (3p.) 

11  janvier:  aux  Suisses  et  autres  ouvriers  qui  ont 
faits  divers  menus  entretiens,  sous  le  sr  Crescent,  pen- 
dant l’année  1704 j 4gtt 

6 septembre  : à Dhuez,  ferblannier,  pour  les  ouvrages 
de  fil  de  fer  qu’il  a faits  dans  le  grand  et  petit  parc  de 


Versailles  en  1704  et  1705 22++  1 5* 

Somme  de  ce  chapitre 1169++  i5s 


OUVRIERS  À JOURNÉES. 

11  janvier- 20  décembre:  aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, a la  journée  du  Roy,  sous  M.  Gabriel,  au  magasin 
de  démolitions  a Versailles  , pour  leurs  journées  et  autres 
dépenses  faites  depuis  le  mois  de  novembre  1704  jus- 
qu’au 28  dud.  mois  1705  (23  p.) 8671++  6S  4d 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  du  fer  pendant  le 

même  temps  (21  p.) 44att  6S 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  du  plomb  pendant 

le  même  temps  (21  p.) -y 48++  4a  9d 

8 février  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  les  glacières 
du  Parc-aux-cerfs  en  1704  et  1705..  . . 1089++  ia‘  iod 
11  janvier- 20  décembre,  à ceux  qui  ont  travaillé 
sous  le  sr  Villiard,  tant  à la  conduite  des  eaux  bonnes 
à boire  qu’aux  nivellemens  et  pavé,  et  autres  dépenses 
faites  depuis  le  mois  de  décembre  1704  jusqu’au  mois 

de  novembre  1708  (12  p.) 

11  janvier- 1 5 novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé , 
sous  M.  Mollet,  dans  le  département  de  Po.t-Royal. 
Trappes,  Saclay  et  Le  Perray,  pour  leurs  journées  et 
autres  dépenses  faites  depuis  le  mois  de  novembre  1704 


jusqu’au  mois  d’octobre  1705  (1  4 p.). . . . 906++  185  6d 
19  avril  : à Faydy,  tailleur,  pour  neuf  justàcorps  de 
petite  livrée  qu’il  a faits  et  fournis  pour  les  garde-ri- 
golles  en  i7o4 446++  1 5*  9^ 


Somme  de  ce  chapitre.  . . . i3o63tt  2’  2d 
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ENTRETIENS  DE  RIGOLLES. 

8 février- 1 5 novembre  : à la  veuve  Florent  Félix, 
pour  l’entretien  des  rouîtes  dans  les  bois  des  environs  de 
Versailles  pendant  les  deux  derniers  quartiers  170/1  et 
les  deux  premiers  170b  (4  p.) 5iott 

8 février  : à Thomas  Loiret,  pour  l’entretien  des  cou- 
vertures du  château  et  haras  de  Saint-Léger  pendant  les 
six  derniers  mois  170 4 aoa*1  10 

8 février- 1 5 novembre:  à Charles  Janson,  pour 

l’entretien  des  rigolles  et  pierrées  pendant  les  six  derniers 
mois  170/1  et  les  six  premiers  170b  (4  p.) 4obtt 

9 aoust-  îb  novembre  : à Gilles  Charüel,  couvreur, 
pour  l’entretien  des  couvertures  du  château  de  Saint-Lé- 
ger pendant  les  six  premiers  mois  170b  (3  p.).  • sbott 

Somme  de  ce  chapitre i367tt  ios 


JARDINS  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

h janvier  : à Remy  Janson,  jardinier,  ayant  l’entretien 
du  jardin  de  la  Chancellerie  à Versailles,  pour  led.  en- 
tretien pendant  deux  années  échues  le  îb  novembre  der- 
nier  12  0tt 

1e1'  mars -1 3 décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
allées  autour  de  la  pièce  des  Suisses , pendant  les  trois 
derniers  quartiers  170/1  et  le  premier  170b  (4p.).... 

ibi8«  1 5 5 

1 1 janvier  : à Charles  Janson,  jardinier,  pour  l’entre- 
tien du  jardin  du  Chenil  à Versailles  pendant  l’année 

dernière  170/1 7°H 

ier  mars-eb  avril:  à Jean-Baptiste  Boyvinet, jardinier, 
parfait  payement  de  18225**,  à quoy  monte  l’entretien 
des  jardins  et  orangerie  de  Versailles  pendant  l’année 

170/1  (2  p.) 6 2 2 btt 

21  juin-iei  novembre:  à luy,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  la  présente  année  (3  p.) 900°tt 

2b  octobre  : à luy,  parfait  payement  de  i2i5o**,  à 
quoy  monte  son  entretien  pendant  les  huit  derniers  mois 

1 7o3 l5°H 

1e1  mars- 2/1  may  : à Charpentier  et  Le  Moïne,  jardi- 
niers, parfait  payement  de  2 632  0**,  a quoy  monte  1 en- 
tretien du  jardin  de  Trianon  pendant  les  années  1703 

et  170/1  (3  p.) 63a5tt 

2 aoust -1  b novembre:  à eux,  à compte  dud.  entretien 

pendant  la  présente  année  170b  (3  p.) 6ooott 

ier  mars-i 3 décembre:  à Claude  Rertin,  sculpteur, 
pour  l’entretien  des  figures  et  ouvrages  de  sculpture 
qu’il  a fait  dans  lesd.  jardins  pendant  les  trois  derniers 
quartiers  170/1  et  le  premier  1 70b  (â  p.).  1716**  os8d 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 


Au  sr  Drouard,  pour  l’entretien  des  rocailles  pendant 

le  même  temps  (/1  p.) 2632**  101 

A Pierre  Lisqci,  pour  l’entretien  des  ouvrages  de 
marbre  d’architecture  pendant  le  même  temps  (4  p.). 

2b3itt  bs 

29  mars- 27  septembre:  à Denis  Simon,  jardinier, 
pour  l’entretien  du  petit  jardin  et  kinconge  de  la  Ména- 
gerie du  château  de  Versailles  pendant  les  deux  derniers 
quartiers  170/1  et  les  deux  premiers  170b  (2  p.).  5oo** 
26  avril -6  septembre:  à Nicolas  Bailly,  peintre, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  ouvrages  en  couleur  de 
bronze  de  la  Salle  du  bal  du  jardin  de  Versailles  et  des 
jardins  du  palais  de  Trianon  pendant  le  même  temps 

(2p.) 35o** 

26  avril  : à Philbert  Dupuis,  jardinier,  pour  l’entre- 
tien du  jardin  de  la  Surintendance  des  Bâtimens  à Ver- 
sailles pendant  les  quatre  premiers  mois  1703..  . bo** 
A Eustache  Boyvinet,  jardinier,  pour  led.  entretien 
pendant  les  huit  derniers  mois  1703  et  l’année  170/1.. 
2bott 

Somme  de  ce  chapitre. . . . 37438**  1 o5  8d 

FONTAINES  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON. 

22  février- 3 1 décembre  : à Claude  Denis  l’ainé,  fon- 
tainier,  mort  le  22  may  170b,  remplacé  par  Remy 
Denis,  pour  l’entretien  desd.  fontaines  pendant  les  trois 
derniers  quartiers  170/1  et  les  deux  premiers  170b 

(b  p.) 5700** 

A Nicolas  Thomas,  compagnon  fontainier,  pour  ses 

gages  pendant  le  même  temps  (5  p.)..  . ia5ott 

A Germain  Vitry,  autre,  pour  idem  (b  p.)..  . i2bott 
A Claude  Lambert,  autre,  pour  idem  (b  p.)..  i25o** 
A Pierre  Musart,  autre,  pour  idem  (b  p.). . . i25o** 
A André  Defert,  autre,  pour  idem  (b  p.)..  . i2bott 
A Gratien  Godet,  autre,  pour  idem  (b  p.). . . ia5ot* 
Aux  héritiers  de  Michel  Baclet,  garçon  fontainier, 
mort  le  29  juillet  170/1,  remplacé  par  François  Meunier, 


dit  La  Rivière,  pour  leurs  gages  pendant  led.  temps 

(bp.) 

A Louis  Laurens,  autre,  pour  idem  (b  p.) 67b** 

Aux  héritiers  de  Pierre  Thomas,  autre,  mort  le  ier  juin 
170/1,  remplacé  par  Charles-François  Engard,  pour 

idem  (5p.) 675** 

A Silvain  Pinet,  autre,  pour  idem  (bp.) 67b** 

A Blaise  Réglet,  autre,  pour  idem  (5p.) 67b** 

A Louis  Tissier,  autre,  mort  le  7 may  170b,  rem- 
placé par  Guillaume  Engard,  pour  idem  (5  p.).  . 67 5** 


Aux  héritiers  Louis  Bazolet,  autre,  mort  le  20  oc 

7Z, 
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lobre  1704,  remplacé  par  François  Préault,  pour  idem 

(5  p.) 675** 

A Claude-Michel  Denis,  autre,  pour  idem  (5  p.). . . 

675** 

A Eloy  Lambert,  autre,  pour  idem  (5  p.).  . . 675** 

Aud.  Remy  Denis  , fontainier  de  Trianon , remplacé  par 
Loiseleur,  pour  led.  entretien  pendant  led.  temps  (5  p.) 

a5oott 

A Maisonneuve,  garçon  fontainier  à Trianon,  pour 


idem  (5p.) 675** 

A Desjardins,  autre,  pour  idem  (5p.) 675** 


ier  mars -1 3 décembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
pour  l’entretien  des  cuivres  desd.  fontaines  pendant  les 
trois  derniers  quartiers  i7o4  et  le  premier  i7o5  (4  p.) 

i5i8**  i5s 

3 may-6  septembre  : à Charles-François  Pollard, 
parfait  payement  de  i2i5o**,  à quoy  monte  l’entretien 
de  toutes  les  conduites  de  tuiaux  de  fonte  de  fer  des 
fontaines  du  château,  Trianon,  La  Ménagerie  et  la  Ma- 


chine pendant  l’année  i7o4(ap.) 5it2*tio3 

i3  décembre:  à luy,  pour  led.  entretien  pendant  le 
premier  quartier  i7o5 3o37**io3 


3 may-2  aoust  : à Denis  Anceau,  pour  l’entretien  des 
aqueduc  et  conduites  de  tuiaux  des  eaux  bonnes  à boire 
à Versailles,  pendant  les  six  derniers  mois  i7o4  elles 


six  premiers  i7o5  (2p.) 607**  103 

Somme  de  ce  chapitre 3 3 4 0 1 ++  5S 


OFFICIERS,  MATELOTS  ET  GONDOLLIERS 

SERVANS  SUR  LE  CANAL  DE  VERSAILLES. 

i8janvier-i3  décembre:  aux  mariniers  de  rame  qui 
ont  servi  sur  le  Canal  de  Versailles  depuis  le  mois  de  dé- 
cembre i7o4  jusqu’au  mois  de  novembre  i7o5  (12  p.) 
1 093**  ios 

ÉTAT  DES  OFFICIERS  ET  MATELOTS  : 

8 février-i“  novembre:  au  sr  Martin,  capitaine, 

pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  quartiers  i7o4 

et  du  premier  i7o5  (4p.) ühoo^ 

A Cristophe  Le  Roux,  maître  des  matelots,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (4  p. ). . . i3oott 
A Jean  Bourdon,  comité  de  la  gallère,  pour  idem 

( lI  P*)*  • . 1 ooott 

A Jacques  Le  Comte,  charpentier,  pour  idem  (4p.).. 

84ott 

A Nicolas  Menessier,  autre,  pour  idem  (4  p.) 

84o** 

A Jean  Candon,  autre,  pour  idem  (4p.).....  84o** 


A Joseph  Chesne,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . . 84o** 
A Claude  Carouge,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . 84o** 

A Jacques  Fosse,  calfateur,  mort  le  i4  septembre, 
remplacé  par  François  Vidotti,  pour  idem  (4  p.).  . . 

• 84o** 

A Jaques  Douville,  autre,  mort  le  G octobre,  pour 

idem  (4p.) 84o** 

A Jean  Merseron,  garde-magasin,  pour  idem  (4  p. ).. 

84o** 

A Jacques  Lavienne,  matelot,  pour  idem  {h  p.). . . 


54ott 

A Noël  Costé,  autre,  pour  idem  (4p.) 54 

A André  Morel,  autre,  pour  idem  (4p.).....  54o** 
A Nicolas  Granval,  autre,  pour  idem  (4  p.). . 54ott 
A Joseph  Trevan,  autre,  pour  idem  (4  p.). . . 54o** 
A Adrien  Sénécal,  autre,  pour  idem  (4p.)....  54  o** 
A Michel  Lavienne,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . 54o** 
A François  Vidotti,  remplacé  par  Jean  Candon  fils, 

pour  idem  (4  p.) 5£0tt 

A Georges  Renault,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . 54o** 
A Honnorat  Vidotti,  autre,  pour  idem  (4  p.).  54o** 


A Jean-Baptiste  Juste,  autre,  pour  idem  (4p.).... 

54o** 

A Nicolas  Savary,  autre,  pour  idem  (4  p.). . . . 54o** 
A Isaac  Busigny,  autre,  pour  idem  (4  p.) 54  o** 

ÉTAT  DES  GONDOLLIERS  VENITIENS  : 

8 février-i“  novembre:  à Jean  Massagati,  ancien 

gondollier  vénitien,  pour  ses  apointemens  des  trois  der- 
niers quartiers  i7o4  et  du  premier  1 7o5  (4  p.).  1200** 
A Piere  Massagati,  autre,  pour  idem  (4  p.). . i44o** 
A Palmarin  Palmarini,  autre,  pour  idem  (4  p.)  1 2 0ott 
A Barthélémy  Pancalonio,  autre,  pour  idem  (4p.).. 

900** 

A Vincent  Doria,  autre,  pour  idem  (4  p.).  . . . 900*1 
A Benoist  Borelli,  autre,  pour  idem  (4  p.)..  . 900+* 
A Pierre  Scodea,  autre,  pour  idem  ( 4 p.). . . . goo** 
A Jean  Palmarin,  autre,  pour  idem  (4p.)....  900*+ 
Somme  de  ce  chapitre 28873**  103 

POTAGER  DU  ROY. 

2 5 janvier- 6 décembre:  à François  Le  Normand, 
jardinier,  parfait  payement  de  i2i5o**,  à quoy  monte 
l’entretien  du  jardin  potager  du  Roy  à Versailles  pen- 


dant l’année  i7o4 n5ott 

ier  mars- 6 décembre  : à luy,  à compte  dud.  entretien 

pendant  la  présente  année  i7o5  (10  p.) 10000** 

Somme  de  ce  chapitre 11  i5o** 
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1174 


ENTRETIEN  DES  COUVERTURES 

DES  MAISONS  ROYALLES. 

2 3 février- 1er  novembre  : à Jacques  Armet,  couvreur, 
pour  l'entretien  des  couvertures  du  palais  de  Luxem- 
bourg pendant  les  trois  derniers  quartiers  1704  (3  p.) 
45ott 

3 may-6  décembre  : à Gilles  Charuel,  couvreur, 
pour  l'entretien  des  couvertures  des  bàtimens  des  de- 
hors du  château  de  Versailles  pendant  le  dernier  quartier 
170/i  et  les  deux  premiers  1705  (3  p.).  37 96+t  17'  6a 

A luy,  pour  l’entretien  des  couvertures  du  Louvre, 
les  Thuilleries  et  dépendances,  Vincennes,  les  Gobelins 
et  dépendances,  pendant  le  même  temps  (3  p.).  38a5tt 
10  may-  i3  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
couvertures  du  château  de  Versailles  et  dépendances  pen- 
dant le  même  temps  (3p.) 1 898++  5 5 

Somme  de  ce  chapitre 997°tt  38 

DIVERSES  DÉPENSES. 

8 février -6  décembre  : aux  hommes  qui  ont  travaillé, 
sous  la  conduite  des  srs  Bourgault  et  Matis,  aux  arpen- 
tages des  bois  et  héritages  occupez  par  les  travaux  du 
Roy  aux  environs  de  Versailles,  pour  leurs  journées  de- 
puis le  mois  de  novembre  1704  jusqu’au  mois  d’octobre 
1706,  y compris  i3ott  pour  du  papier  à dessiner,  toille 
pour  coller  des  cartes,  chandelles  et  autres  frais  extra- 
ordinaires pendant  l’anncc  dernière  1704  (6  p.) 

2383+t  i5s 

3 may-6  décembre  : auxd.  RouRGAULTet  Matis,  pour 
leurs  apoinlemcns  d’arpenteurs  des  trois  premiers  quar- 
tiers 1700  (3  p.) 970°ti 

ier  juillet- 3 1 décembre  : au  sr  de  Montargis,  pour 
le  remboursement  des  Irais  de  son  bureau  pendant  la 

présente  année  1705  (2  p.) 20ott 

Au  sr  Gabriel,  pour  idem  (2  p.) 6oott 

Au  sr  de  Cotte,  pour  idem  (2  p.) 1200^ 

e5  septembre  : au  sr  Jollivet,  marchand  papetier, 
pour  les  portefeuilles,  registres,  papier,  cire  d Espagne 
et  autres  fournitures  qu’il  a fait  en  1704 632*1  3 

Somme  de  ce  chapitre 77 1 5tt  1 8S 

CHÂTEAU  DE  COMPÏÈGNE. 

8 février- 1 5 novembre  : au  s1  Esmery,  concierge, 
ayant  l’entretien  des  routtes  et  fossez  de  la  fores! , pen- 


dant les  deux  derniers  quartiers  1704  et  les  deux  pre- 
miers 1705  (4-p.) 607*1  ios 

22  mars  : à luy,  pour  l’entretien  des  terrasses  et 
remplissages  des  glacières  dud.  château  pendant  l’année 

1704  4oo** 

8 janvier- 1 5 novembre  : à Danvin,  pour  l’entretien 

des  ponts  de  bois  dans  les  routtes  de  la  forest  pendant 
les  deux  derniers  quartiers  1704  et  les  deux  premiers 

1705  (4  p.) *7stt 

5 avril  : à Jacques  Camay,  pour  la  vuidange  des  fosses 

d’aysances  du  château  de  Compiègne 61+1 

3 may- 20  septembre:  à luy,  pour  l’entretien  des 
couvertures  dud.  château  pendant  le  dernier  quartier  1 ’joh 

elles  deux  premiers  1705  (2  p.) 3o3tt  1 5£ 

26  juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  d’augmentation 

qu’il  a faits  aud.  château  et  à la  Muette  en  1704 

1 5 a*!  jos 

3o  may- 20  septembre  : à Chéret,  vitrier,  pour  l’en- 
tretien des  vitres  dud.  château  pendant  le  dernier  quar- 
tier 1704  et  les  deux  premiers  1705  (2  p.).  76**  2S  6d 
26  juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  d’augmentation 

qu’il  a faits  aud.  château 7Ü  ^ ^ 

26  juillet  : à Jean  Delaporte,  menuisier,  et  à Jac- 
ques Leclerc,  serrurier,  pour  les  ouvrages  quils  ont 

faits  aud.  château i5 

Somme  de  ce  chapitre 1807*1  i6s 

ÉGLISE  DES  INVALIDES. 


MAÇONNERIE. 

i5  mars  : à Pierre  Le  Maistre,  le  jeune,  entrepre- 
neur, pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  et  ragrémens 
d’architecture  qu’il  a faits  dans  la  grande  église  de  1 hô- 
tel royal  des  Invalides  depuis  1690  jusqu’en  1702..  . • 


3ooot* 

i3  juin  - ier  aoust  1706  : à Jacques  Varignon,  autre, 
pour  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  à la  grande 

église  des  Invalides  (2  p.) îooo*1 

Somme  de  ce  chapitre 45oo** 

CHARPENTERIE. 

4 juillet- 26  septembre  1706:  à Georges  Albert,  char- 
pentier, parfait  payement  de253o5tt  gJ  1 od,  àquoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  pour  les 
échafauds  de  la  grande  église  des  Invalides,  depuis  Tan- 
née 1703  jusqu’à  présent  (2  p.) 8o5H  9"  10 
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1:73 


2 4 octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  pendant 


te  présente  année  1705 8oott 

Somme  de  ce  chapitre i6o5tt  9“  iod 


MENUISERIE. 

i3  juin- 4 juillet  : à Jean  Geesnon,  menuisier,  sur 
les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  fait  pour  lad.  église 

des  Invalides  (2  p.) 3500^ 

i3  juin -29  aoust  : à Jean  Nelle,  menuisier,  sur  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  à lad.  église  (5  p.). 

55oott 

Somme  de  ce  chapitre 9000^ 

SERRURERIE. 

i5  mars  : à Thomas  Valleren  et  Denis  Caffin,  ser- 
ruriers, à compte  des  ouvrages  de  serrurerie  qu’ils  ont 
faits  aux  échaflauds  de  lad.  église  des  Invalides. . 5oott 
4 juillet- 26  septembre  : à François  Caffin,  serru- 
rier, sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  pour  lad. 


église  (7p.)..., 5700H 

Somme  de  ce  chapitre 6200^ 


vitrerie. 

i5  mars  : à 1a  veuve  Gombault,  vitrier,  sur  les  ou- 
vrages de  vitrerie  qu’elle  a fait  faire  dans  lad.  église  des 
Invalides 200^ 

peinture. 

1 3 juin  : à Levier,  peintre,  à compte  des  peintures 
sur  verre  qu’il  fait  pour  lad.  église  des  Invalides.  3oott 
i5  mars-i5  aoust  : à Miciiu,  peintre  sur  verre,  à 
compte  des  ouvrages  de  peinture  sur  verre  qu’il  fait  aux 

grands  vitraux  de  lad.  église  (2  p.) 6oott 

i5  mars-  12  septembre  : à Claude  Audran,  peintre, 
à compte  des  testes  et  ornemens  de  peinture  qu’il  fait 
aux  quatre  chapelles  de  lad.  église  (7  p.).  . . . i3ooott 
4 juillet  : à Jean-Baptiste  Fontenay,  peintre,  sur  les 
peintures  de  pavé  et  de  marquetterie  qu’il  a faits  pour 

lad.  église 5oott 

i3  juin -26  septembre  : au  sr  Coypel  père,  peintre, 
sur  les  peintures  à fraisque  qu’il  fait  dans  1a  grande  église 

des  Invalides  (3  p.) i5oott 

1 5 may-4  juillet  : au  sr  Delafosse,  peintre,  à compte 
des  ouvrages  de  peinture  qu’il  fait  à 1a  grande  calôtte  du 
dôme  et  aux  quatre  panaches  de  lad.  église  (2p.).... 

5ooott 

i5  mars  : à Jouvenet,  peintre,  pour  les  ouvrages  de 
peinture  qu’il  a faits  dans  1a  grande  voûte  de  lad.  église 
• • • • 3oooti 


i5  mars  : à Corneille,  peintre,  pour  les  ouvrages 
de  peinture  qu’il  a faits,  tant  à 1a  calotte  qu’aux  six  ta- 
bleaux du  pourtour  de  la  chapelle  Saint-Grégoire  dans 

lad.  église iooott 

2 4 octobre  : à Ciron,  peintre,  pour  les  vernis  qu’il  a 

faits  aux  sacristies  de  lad.  église 270^ 

i5  mars  : au  sr  Boulogne  l’aîné,  peintre,  pour  les 
ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits  tant  à te  calotte  qu’aux 
douze  tableaux  des  deux  chapelles  Saint-Ambroise  et 

Saint-Jérôme  de  lad.  église 2000^ 

i5  mars- ier  aoust  : au  sr  Boulogne  le  jeune,  pour 
les  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits  tant  à 1a  calotte 
qu’aux  douze  tableaux  de  pourtour  de  1a  chapelle  Saint- 


Augustin  de  lad.  église  (2  p.) i ooott 

Somme  de  ce  chapitre 2817  5++ 


dorure. 

i5  mars  : à Guillaume  Desauzières,  peintre  doreur, 
sur  les  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  aux  chapelles 
Saint -Ambroise,  Saint- Augustin  et  Saint- Grégoire  de 

lad.  église i5oott 

1 5 mars-12  septembre  : à Josse  Tristan,  doreur,  à 
compte  des  ouvrages  de  dorure  qu’il  fait  à la  chapelle 

Saint-Jérôme  de  lad.  église  (7  p.) 7000^ 

Somme  de  ce  chapitre 85oott 

SCULPTURE. 

1 3 juin  - i5  aoust  : à Corneille  Van  Clève,  sculpteur, 
sur  1a  sculpture  et  ornemens  qu’il  fait  pour  le  baldaquin 

de  l’église  des  Invalides  (5p.) 6ooott 

1 3 juin -4  juillet  : aux  nommez  Dugoulon,  Taupin, 
Bellan,  Le  Goupil  et  Lalande,  sculpteurs,  sur  la  sculp- 
ture en  bois  qu’ils  font  pour  le  maître-autel  de  lad. 

église  (2  p.) 2000« 

1 3 juin- 12  septembre  : à Armand,  sculpteur,  sur 
te  sculpture  en  bois  qu’il  fait  pour  lad.  église  (6  p.)..  . 

* 5ooott 

i3  juin  : à luy,  pour  les  journées  qu’il  a été  employé 

à faire  plusieurs  modèles  pour  lad.  église 358tt 

A Poulletier , autre,  sur  te  figure  de  Saint  Augustin 
qu’il  a faite  en  plâtre  pour  la  chapelle  de  Saint-Augustin 

dans  lad.  église 3oott 

A Mazière,  autre,  à compte  de  1a  figure  de  Saint 
Alippe  qu’il  fait  en  plâtre , pour  une  chapelle  de  lad.  église 

2 00tt 

A François,  autre,  sur  1a  figure  de  Sainte  Monique, 

pour  idem.. 200*+ 

A Théodon,  autre,  sur  1a  figure  de  Saint  Jérôme  qu’il 
fait  en  plâtre,  pour  idem 3oott 


1177 
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A Dedieu,  autre,  sur  la  figure  de  Saint  Eutrope 

qu’il  fait  pour  idem 2 00tt 

A Garnier,  autre,  sur  la  figure  de  Sainte  Paule.  2oott 
A Barrois,  autre,  sur  la  figure  de  Saint  Grégoire..  . 

200tt 

A Fremin,  autre,  sur  la  figure  de  Sainte  Silvie.  200^ 
A Lorrain,  autre,  sur  la  figure  de  Sainte  Emilianne. 

Sootf 

A Slodtz,  autre,  sur  la  figure  de  Saint  Ambroise.  2 00tt 
ABertrand,  autre,  sur  la  figure  de  Saint  Satire.  200^ 
A Le  Pautre,  autre,  sur  la  figure  de  Sainte  Marce- 

LINNE 2 0 0H 

i3  juin -1er  aoust  : à Jolivet,  autre,  sur  la  sculpture 
en  bois  qu’il  fait  pour  les  chapelles  de  la  Vierge  et  de 

Sainte-Thérèse  (2  p.) iooott 

4 juillet- 1er  aoust  : aux  sieurs  Grettepin  et  Simony, 
sculpteurs,  sur  leurs  ouvrages  en  pierre  et  en  bois  à lad. 

église  (2p.) 1 ooott 

4 juillet  : à Thibault,  autre,  sur  la  sculpture  en  bois 

pour  lad.  église 3oott 

Au  sr  Flament,  autre,  sur  le  cul-de-four  qu’il  fait  à 

lad.  église 5oott 

A Maubois,  tourneur,  pour  avoir  vacqué  aux  ouvrages 

des  colonnes  torces  de  lad.  église 3ooN 

i*r-i4  aoust  : à Belan,  sculpteur,  sur  la  sculpture  en 

bois  qu’il  fait  à lad.  église  (2p.) i5oott 

i3  juin -18  juillet:  à Bobert  et  Langlois,  sculpteurs 
mouleurs,  à compte  des  moules  qu’ils  font  des  figures 
des  chapelles  de  lad.  église  (3  p.) i3oott 

Somme  de  ce  chapitre 20908^ 

OUVRAGES  DE  BRONZE. 

i3  juin -26  septembre  : aux  nommez  Desjardins  et 
V iNACHE , fondeurs,  à compte  de  cinq  armoiries  de  France 
qu’ils  font  en  bronze  pour  l’église  des  Invalides  (8  p.). 
7700^ 

PAVÉ. 

2 4 octobre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur  les  ouvrages 
de  pavé  qu’il  a faits  au  pourtour  de  lad.  église  des  Inva- 
lides  5oott 

MARBRERIE. 

i3  juin -12  septembre  : aux  nommez  Derbais,  Lisqui, 
Dezaigre  et  Taiilé,  marbriers,  à compte  du  pavé  de 
marbre  qu’ils  font  pour  la  grande  église  des  Invalides 

(7p.) 6000^ 

A Antoine  Cuvillier,  autre,  à compte  du  pavé  de 


marbre  qu’il  fait  aux  six  chapelles  de  lad.  église  (6  p.) 

35oott 

1 2 septembre  : à Ménard  , marbrier,  à compte  du  pavé 
de  marbre  qu’il  a fait  pour  la  chapelle  Saint-Augustin 


de  lad.  église 5oott 

A Ergot,  autre,  sur  le  pavé  de  marbre  qu’il  a fait  de  la 

chapelle  Saint-Jérôme  à lad.  église ooott 

Somme  de  ce  chapitre io5oott 


gravëure. 

ier  aoust- 2Ô  octobre  : au  sr  Le  Pautre,  graveur,  sur 
les  graveures  d’estampes  qu’il  a fait  pour  la  description 
de  lad.  église  des  Invalides  (2  p.) 2000^ 

12  septembre  : au  s1'  Félibien,  historiographe,  à 
compte  de  la  dépense  qu’il  a fait  pour  l’impression  et  re- 
liure du  livre  de  la  description  de  lad.  église  . . iooott 

Somme  de  ce  chapitre 3ooott 

DIVERSES  DÉPENSES. 

26  septembre  : au  sr  Em,  tapissier,  pour  les  ouvrages 
qu’il  a faits  et  les  marchandises  qu’il  a fourni , tant  pour 
le  tabernacle  que  pour  la  sacristie  de  lad.  église.  28itt 
Au  sr  Dupuis,  marchand,  pour  le  papier  qu’il  a livré 
pour  les  impressions  du  livre  de  la  description  de  lad. 

église 809^ 

s4  octobre  : à Barthélemy  Bonneau,  voiturier,  pour 
les  chevaux  et  voitures  qui  ont  esté  employez  aux  ou- 
vrages de  lad.  église  pendant  1706.  .......  5o2tt  ios 

Somme  de  ce  chapitre 1692^  ios 

OUVRIERS  À LA  JOURNÉE. 

i5  mars- 24  octobre  : aux  ouvriers  qui  ont  travaillé, 
à la  journée  du  Roy,  au  dôme  de  la  grande  église  des  In- 
valides et  autres  dépenses  faites  en  1704  et  1700  (9  p.) 
981 4tt  i5s  1 id 

1 3 juin  : aux  nommez  Morant  et  Gigourt,  oiseliers, 

pour  les  journées  qu’ils  ont  esté  employez  pour  faire 
sortir  les  oyseaux  du  dôme  de  lad.  église  pendant  avril 
et  may  derniers i0  2tt 

4 juillet  : aux  ouvriers  qui  ont  fait  divers  modèles 

pour  les  ouvrages  de  lad.  église 9g3tt  9’  8" 

A ceux  des  modèles  de  la  grande  porte. . i5ett  3’  8d 
4 -18  juillet  : à ceux  des  modèles  des  colonnes  de  lad. 

église  (2  p.) 121 4tt  12’ 

26  septembre  : à ceux  qui  ont  fait  des  modèles  aux 

Thuilleries 872^  4S  6d 

2 4 octobre  : à ceux  qui  ont  rassemblé  les  moules  des 

modèles 3oitt  19* 

Somme  de  ce  chapitre  ....  1 345 itt  4S  9d 
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MAÇONNERIE. 

ier  avril- 19  juillet  : à Pierre  Levé,  entrepreneur, 
parlait  payement  de  58432tt  6S  7a,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  Maisons  Royalles 
et  maisons  aparlenanles  au  Roy,  pendant  les  années  1700 , 
1701  et  1702  (5  p.) 19532»+  5S  7d 

10  aoust  : à Cartaud  fils,  maçon,  parfait  payement 
de  3o397t+  i8s  4d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  ma- 
çonnerie faits  par  son  père  pour  le  modèle  du  maître-autel 
de  l’église  Notre-Dame  de  Paris,  pendant  les  années 
1699,  1700  1701 « 8 1 4 7++  i8s  4d 

3 avril  : à Jacques  Varignon,  entrepreneur,  parfait 
payement  de  353g4++  6S  7 d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons  Royalles  à Paris 
et  au  palais  de  Luxembourg  pendant  les  années  1703  et 
1 7°^ 9994»+  6S  7d 

19  avril  : à luy,  pour  lesd.  ouvrages  pendant  les  six 
derniers  mois  non  compris  cy-dessus.  . . . 42i6tt  i5s  id 

3 may  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  maçonnerie  au  pa- 
lais de  Luxembourg  pendant  1704 5oott 

Somme  de  ce  chapitre 4 2 3 g 1 ++  5S  7d 

SARLE  DE  RIVIÈRE. 

3 may  : aux  nommez  Ledreux  et  Le  Tellier,  voitu- 
riers, parfait  payement  de  392 2++  17*,  à quoy  montent 
le  sable  de  rivière  qu’ils  ont  fourni  au  jardin  des  Thuil- 

leries  pendant  les  années  1 702 , 1 703  et  1 704 

622++  17' 

14  juin- 12  juillet  : à eux,  à compte  du  sable  qu’ils 

fournissent  aud.  jardin  (2  p.) /i50tt 

15  novembre- 20  décembre  : aud.  Ledru,  pour  le 

sable  de  rivière  qu’il  fournit  aud.  jardin  pendant  la 
présente  année  (2  p.) 5oott 

Somme  de  ce  chapitre 1 572++  17* 

FONTAINES  ET  TERRASSES. 

i5  mars  : à la  veuve  Forcroy,  fontainier,  pour  l’en- 
tretien des  bassins  des  fontaines  et  des  conduites  de  dé- 
charge du  jardin  du  palais  des  Thuilleries  pendant  l’an- 
née 1704 200tt 

1 9 avril  : à François  Richaut,  terrassier,  pour  les  fossez 
qu’il  a faits  dans  les  avenues  de  Vincennes  pour  la  con- 
servation des  arbres  pendant  l’année  1703.. . a 1 9++  1 6* 

Somme  de  ce  chapitre 3 1 9++  1 6S 


CHARPENTERIE. 

8 mars- 19  avril  : à Jean-J acqdes  Aubert,  charpen- 
tier, parfait  payement  de  2 846++  17’  8d,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons 
Royalles  pendant  les  six  premiers  mois  1704  (2  p.). . . 

84  6++  i7s  8d 

2G  juillet- 20  décembre  : à Georges  Aubert,  autre,  à 
compte  des  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  auxd. 
endroits  pendant  les  six  derniers  mois  1704  (2  p.).  . . . 

• • îooott 

3 novembre  : à Raoul  de  Pierre,  dit  Laporte,  autre, 
parfait  payement  de  3 1 3 7 4 ++  i2s  2d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  à l’autel  Notre- 
Dame,  aux  Maisons  Royalles,  et  pour  les  outils,  équi- 
pages, cordages  et  bois  qu’il  a laissez  dans  le  magasin 
et  chantier  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne  pen- 
dant les  années  1699?  1700,  1701  et  1702,  et  pour 
l’entretien  qu’il  a fait  de  lad.  Machine  pendant  l’année 


1700 7674++  12s  2d 

Somme  de  ce  chapitre 952 itt  9’  iod 


couverture. 

3 may  - 20  décembre  : à Gilles  Charuel,  couvreur,  à 
compte  de  ses  ouvrages  auxd.  Maisons  Royalles  pendant 

1703  et  1704  (3  p.) 1300+* 

23  aoust  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  couverture  qu’il 
a faits  à Vincennes  en  1703  et  1704  , outre  son  entretien 

5oo« 

28  juin  : aux  héritiers  de  Noël  Martin,  couvreur, 
parfait  payement  de  9179++  i8s  9d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  au  château  de  Vin- 
cennes et  à la  maison  des  Gobelins  pendant  les  années 

1701,  1702  et  1703 729tti8s9d 

Somme  de  ce  chapitre  ....  2529++  i8s  gd 

MENUISERIE. 

8 mars  : à Jean-François  Lechaudelle,  menuisier, 
parfait  payement  de  3 6 1 i3s  3d,  à quoy  montent  les 
ouvrages  qu’il  a faits  aux  Gobelins  depuis  1700.  ; . . . 

6i++  i35  3d 

20  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages  pen- 
dant l’année  1704 200*» 

1 2 mars-  20  décembre  : à Louis  Marteau,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons 

Royalles  pendant  l’année  1704  (3  p.) 200»* 

3 may  : à luy,  pour  la  dépense  qu’il  a faite  pour  la 
démolition  d’une  maison  tombant  en  ruyne,  rue  Champ- 

fleury,  apartenant  au  Roy 700»» 
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26  juillet  : à luy,  sur  ses  ouvrages  pour  le  grand  mo- 
dèle de  l’autel  Notre-Dame  en  1 701 5oo** 

3 mars  : à Laurens  Rociiebois,  menuisier,  parfait 
payement  de  69 P 5S,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  au  palais  de  Luxembourg  en  1704 

494**  53 

3  may-t5  novembre  : à luy,  parfait  payement  de 
1 1723**  8S  2d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  menui- 
serie qu’il  a faits  auxd.  Maisons  Royalles  pendant  les  an- 


nées 1702,  1703  et  1704  (3  p.) 8023**  8“  2d 

26  juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a faits  pour 

le  grand  modèle  de  l’autel  Notre-Dame 27 5** 

Somme  de  ce  chapitre 12  254**  6S  5d 


SERRURERIE. 

11  janvier  : à Fontaine,  serrurier,  pour  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a faits  aux  Gobelins  et  au  Jardin  royal 

en  1703 245**  i8‘ 

11  janvier- 4 octobre  : à François  Caffin,  serrurier, 
parfait  payement  de  81 43**  195  3d,  à quoy  montent  ses 
ouvrages  d’armature  pour  les  pieds  des  Globes  du  château 
de  Marly  et  autres  ouvrages  de  serrurerie  auxd.  Maisons 

Royalles  en  1703  et  1704  (7  p.) 2743**  i9s  3d 

1 1 octobre  - 20  décembre  : à luy,  sur  les  armatures  de 
fer  pour  les  trois  baldaquins  des  Bains  d’Apollon  (2p.) 
35oo** 

3 may-i5  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au 

palais  de  Luxembourg  (2p.) Goo** 

20  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  auxd.  Maisons 

Royalles 5 00** 

22  mars -9  aousl  : à François  Lucas,  serrurier,  par- 
fait payement  de  454i**  ns  9d,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a faits  auxd.  Maisons  Royalles 
depuis  le  1 er  juillet  1700  jusqu’au  dernier  décembre  1708 

(4.)..... 

4 octobre  1705-31  janvier  1706  : à luy,  à compte 
de  ses  ouvrages  pendant  l’année  1704  (3  p.)..  . i5oo** 

Somme  do  ce  chapitre 9979**  6S 

vitrerie. 

8 février-20  décembre:  à Charles-François  Jacquet, 
vitrier,  pour  l’entretien  des  vitres  du  château  de  Vin- 
cennes,  du  Jardin  royal  et  maison  des  Gobelins,  pen- 
dant les  trois  derniers  quartiers  1704  et  le  premier 

1705  (4  p.) 789**  7s  6d 

8 février  : à luy,  parfait  payement  de  546**  1“  3d,  à 
quoy  montent  les  ouvrages  qu’il  a faits,  outre  son  entre- 
tien ordinaire , en  1702  et  1703 1 4 3“  id 

22  février  : à la  veuve  Janson  et  à Antoine  Janson, 


son  fils,  ayant  l’entretien  des  vitres  du  palais  de  Luxem- 
bourg pendant  le  deuxième  quartier  1706 7.5** 

3i  may- ier  novembre  : à elle  et  à Gabriel  Janson,  son 
fils,  pour  led.  entretien,  y compris  le  Louvre  et  Madrid, 
pendant  les  deux  derniers  quartiers  1704  et  les  deux 
premiers  1705  (3  p.) 45o** 

5 avril  : à elle,  pour  l’entretien  des  vitres  du  Louvre, 

Garde-meuble  de  la  Couronne  et  autres,  pendant  l’année 
1704 200** 

3 may  : à elle,  parfait  payement  de  4o5**,  à quoy 
monte  l’entretien  des  vitres  du  château  de  Madrid,  la 
Savonnerie,  l’orangerie  du  Louvre,  la  maison  des 

Cignes,  les  maisons  occupées  par  M.  le  comte  de  Gram- 
mont,  M.  Félibien,  la  Samaritaine  et  l’Observatoire,  pen- 
dant l’année  1704 3o5** 

3 may- ier  novembre  : à Jean  Gombault,  vitrier,  pour 
l’entretien  des  vitres  du  palais  des  Thuilleries  et  dépen- 
dances, et  maison  rue  des  Orties,  de  la  galierie  du 
Louvre,  des  grandes  et  petites  écuries  du  Roy,  de  celles 
de  Monseigneur  et  dépendances,  des  maisons  où  logent 
Messieurs  de  Congis  et  Dupuis,  l’orangerie  des  Thuille- 
ries, l’Imprimerie  Royalle,  la  Bibliothèque  et  le  nouveau 
couvent  des  Capucines  pendant  les  six  derniers  mois 
1704  et  les  trois  premiers  1705  (2  p.).  ..  . 922*1  10s 

23  aoust-20  décembre:  à luy,  sur  ses  ouvrages,  outre 
son  entretien,  pendant  1704  et  1705  (2  p.). . . . 600** 

Somme  de  ce  chapitre 3458**  os  id 

. PLOMBERIE. 

6 décembre  : à Jacques  Lucas,  plombier,  pour  les 

ouvrages  de  plomberie  qu’il  a faits  aux  Maisons  Royalles 
et  maisons  apartenantes  au  Roy  à Paris  pendant  l’année 
1704 317**  1 8S 

PAVÉ. 

20  septembre  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur  les  ou- 
vrages de  pavé  qu’il  a fait  aux  Maisons  Royalles  et  mai- 
sons apartenantes  au  Roy  à Paris  pendant  1703  et 
1704 5oo** 

PEINTURE. 

2 5 janvier  : au  sr  Joubert,  peintre  en  miniature,  par- 
fait payement  de  600**  pour  vingt-quatre  feuilles,  peintes 
en  vélin , de  plantes  et  d’animaux,  qu’il  a livré  en  1704 
pour  eslre  insérez  dans  les  livres  du  cabinet  du  Roy. . . 
3oo** 

20  septembre  : au  sr  Algrain,  peintre,  parfait  paye- 
ment de  îooo**  pour  quatre  tableaux  faits  et  posez  au- 
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dessus  des  portes  de  l’antichambre  de  l’apartement  d’esté 
de  la  Ménagerie  de  Versailles  pendant  1700. . . . 5oott 
20  septembre- 20  décembre  : au  sr  Petit,  peintre, 
sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits  aux  Mai- 
sons Royalles  à Paris  en  170/1  (2  p.) 600^ 

3i  janvier  1706  : au  sr  Coypel  fils,  à compte  des 
tableaux  qu’il  a faits  et  posez  tant  au  château  et  à la  Mé- 
nagerie de  Versailles  qu’à  Meudon  en  1700,  1701  et 

1702 1 200H 

11  janvier  : au  sr  Boulogne  l’aîné,  pour  deux  tableaux 
qu’il  a faits  à la  Ménagerie  du  château  de  Versailles..  . . 

iooott 

2 5 janvier  : au  sr  Boulogne  le  jeune,  pour  deux  ta- 
bleaux qu’il  a faits  et  posés  à lad.  Ménagerie...  1000^ 
11  janvier  : à Pbilippe  Meusnier,  peintre,  parfait 
payement  de  117  5+t , à quoy  monte  un  tableau  d’archi- 
tecture et  de  perspective  qu’il  a peint  pour  l’escalier  du 

Roy,  au  château  de  Versailles,  en  1701 Zi 7 5tt 

2 3 aoust  : à François  Le  Moyne,  peintre,  parfait  paye- 
ment de  464tt,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  grosse 
peinture  qu’il  a faits  pour  le  modèle  de  l’autel  Notre- 

Dame  en  1701 3 1 4tt  8S 

11  janvier- 8 mars  : à Jean-Baptiste  de  Fontenay, 
peintre,  pour  les  desseins  peints  en  huile  qu’il  a faits 
pour  les  ouvrages  de  tapisserie  qui  se  font  à la  Savon- 
nerie (2p.) îogott 

in  juillet  : à luy,  pour  les  ouvrages  qu’il  a faits  aux 
tableaux  d'Arnaud,  Armide  et  Diane,  aux  Gobelins, 

pendant  170/1 178^ 

1 1 janvier  : à la  veuve  du  sr  Parossel,  peintre,  par- 
fait payement  de  6oott,  à quoy  monte  un  tableau- qu’il  a 
fait  et  posé  au  château  de  Marly,  représentant  le  Roy  au 

\ passage  du  Rhin,  en  1699 4oott 

3i  may  : au  sr  Desportes,  peintre,  pour  les  ouvrages 
de  peinture  qu’il  a faits  aux  Globes  de  Marly  en  170/1.. 

900^ 

i5  novembre-20  décembre  : au  sr  Bertin,  peintre,  à 

compte  des  figures  et  vases  qu’il  dessine  dans  le  parc  de 


Versailles  (2p.) 6oott 

Somme  de  ce  chapitre 855  7^  8!  Zid 


sculpture. 

18  janvier-21  septembre:  à Antoine  Coyzevox,  à 

compte  des  grouppes  de  Renommées  qu’il  fait  en  marbre 
pour  le  château  de  Marly  (/i  p.) 7800^ 

19  avril-g3  aoust  : à Corneille  Van  Clève,  sculpteur, 
sur  un  groupe  qu’il  fait,  représentant  la  Loire,  avec  une 
Nimphe,  enfans  et  attributs,  pour  Marly  (2  p.).  i3oott 

3i  may -20  décembre  : à luy,  sur  les  modèles  en 


bronze  des  deux  anges  de  la  chapelle  de  Meudon  (4p.) 

36oott 

19  avril-23  aoust  : à Hurtrelle,  sculpteur,  sur  un 
groupe  qu’il  fait,  représentant  deux  Nimphes,  enfans  et 

attributs,  pour  Marly  (2p.) 1000^ 

3i  may  : à Raon,  sculpteur,  à compte  d’un  Therme 

qu’il  fait  en  marbre,  représentant  YHyver 300^ 

11  janvier  : à Nicolas  Coustou,  sculpteur,  à compte 
d’un  vase  qu’il  fait  en  marbre  pour  le  château  de  Marly. 

5oott 

8 mars- 20  décembre  : à luy,  sur  deux  groupes  de 

Chasseurs  qu’il  fait  pour  Marly  (4  p.) 25oott 

19  avril  : à luy,  sur  un  groupe  représentant  la  Loire, 

avec  une  Nimphe,  enfans  et  attributs 5oott 

11  janvier  : à Pierre  Mazeline,  sculpteur,  sur  un 

vase  qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly 5oott 

11  janvier-20  décembre  : à Flamen,  autre,  sur  le 
vase  qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly  (3p.)....  i8ooH 
19  avril  : à luy,  sur  un  groupe  représentant  deux 

Nimphes,  enfans  et  attributs 5oott 

11  janvier  : à Poirier,  autre,  à compte  d’un  vase 

qu’il  fait  en  marbre  pour  Marly 5oott 

11  janvier-23  aoust  : à Le  Pautre,  autre,  parfait 
payement  de  2000^  pour  YAltalante  qu’il  a fait  en 

marbre  pour  le  château  de  Marly  (3  p.) noott 

8 mars-2  3 aoust  : à Prou,  autre,  sur  une  figure 
qu’il  fait  en  marbre,  représentant  une  Nimphe,  pour  le 

bassin  des  carpes  de  Marly  (3  p.) i8ooH 

1 1 janvier-8  mars  : aux  nommez  Armand  et  Montéan, 
sculpteurs,  sur  le  pied  d’estal  qu’ils  font  en  marbre 

pour  la  figure  d 'Attalante  à Marly  (2p.) 65ott 

22  mars-3i  may  : à eux,  pour  deux  pieds  d’estaux 
qu’ils  ont  fait  en  marbre  pour  les  figures  de  V Aurore  et 
Caliston  (sic)  du  bosquet  des  Dômes  à Versailles  (2  p.). 

• 8oott 

ier  aoust  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  aux  consolles  des 
Bains  d’Apollon  et  aux  consolles  des  tables  de  Trianon. . 

6oott 

22  mars-3i  may  : à Magnier,  autre,  sur  la  figure 
de  Y Aurore  qu’il  fait  en  marbre  pour  le  bosquet  des 

Dômes  à Versailles  (2p.) i5oott 

6 septembre-20  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages 
en  plomb  pour  les  baldaquins  des  Bains  d’Apollon  au 

jardin  de  Versailles  (3p.) 85oott 

11  janvier-8  février  : aux  nommez  Spingola,  Hardy 

et  Poirier  , sculpteurs , sur  les  ouvrages  de  sculpture  en 
marbre  qu’ils  font  aux  Bains  d’Apollon  à Versailles  (2  p.) 

i5ooH 

8 mars -3  may  : à eux,  sur  les  enfans  et  rochers 
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qu’ils  font  en  plomb  pour  le  nouveau  bassin  du  bosquet 

de  Marly  (3  p.) 35oo++ 

3i  may  : à eux,  pour  les  modèles  qu’ils  ont  fait 

pendant  l’année  dernière 3oo++ 

99  3 uillet-2 0 septembre  : auxd.  Hardy,  Poirier  et  la 
veuve  Spingola,  sur  leurs  ouvrages  de  sculpture  en 
plomb  aux  trois  isles  du  bassin  des  Carpes  du  côté  de  la 

chapelle  (2  p.) 65oo++ 

i5  mars  : auxd.  Spingola  et  Poirier,  pour  une  figure 
de  plomb  qu’ils  ont  fait  pour  le  bassin  du  Rocher  à 

Marly 2000» 

20  septembre  : auxd.  Hardy  et  Poirier,  sur  la  sculp- 
ture des  enfans  et  rochers  qu’ils  font  en  plomb. . 5oo>+ 

6 septembre-20  décembre  : à Le  Moyne,  sculpteur, 
sur  les  ouvrages  de  sculpture  en  plomb  qu’il  fait  pour 
les  baldaquins  des  Bains  d’Apollon  du  jardin  de  Ver- 
sailles (3  p.) 85oott 

Somme  de  ce  chapitre 5855o++ 

MOULES. 

1 1 janvier-iA  juin  : à Robert,  mouleur,  parfait  paye- 
ment de  4 2 3 7 à quoy  montent  les  moules  de  quatre 
groupes  qu’il  a faits  pour  les  ouvrages  du  sr  Coizevox 
et  autres  moulages  faits  depuis  1701  jusqu’en  1708 

(3  p.) ^7++ 

28  juin  : à luy,  sur  les  moules  qu’il  a fait  des  groupes 
de  Prothee  et  Aristée,  ho  et  Mélicerte  pour  le  château 

de  Versailles 600++ 

28  aoust  :•  à luy,  sur  les  figures  qu’il  a moulées  et 

posées  au  château  de  Versailles  en  1705 5oo++ 

3 may-28  juin  : à Langlois,  mouleur,  parfait  paye- 
ment de  998++,  à quoy  montent  les  moules  des  deux 
groupes  de  Chasseurs  qu’il  a faits  pour  le  château  de 

Marly  (2  p.) 2 48++ 

Somme  de  ce  chapitre 1985*+ 

ouvrages  de  bronze  et  de  cuivre. 
i5  février  : au  sr  Ladoireau,  orfèvre,  à compte  de 
dix-huit  trophées  de  bronze  doré  qu’il  a faits  et  posez 
dans  la  grande  gallerie  du  château  de  Versailles  du  côté 

du  Midi i200oh 

5 avril  : à luy,  sur  six  colonnes  qu’il  fait  pour  les 

Globes  de  Marly 5oo++ 

5 avril-20  septembre  : à Desjardins,  sculpteur  et 
fondeur,  sur  cinq  colonnes  et  pieds  de  bronze  qu’il  fait 

pour  lesd.  Globes  (3  p.) + 5oo++ 

20  décembre  : â luy  et  Villers,  fondeurs,  sur  les  huit 
girandoles  de  bronze  qu’ils  font  pour  les  balcons  du 
salon  de  Marly 1000N 

— IV. 


MAISONS  ROYALES. 

19  avril  : à Jean  Taupin,  fondeur,  parfait  payement 
de  602++,  à quoy  montent  les  robinets  de  cuivre  qu’il  a 
fournis  pour  les  conduites  d’une  maison  apartenante  au 
Roy,  rue  des  Orties,  et  autres  endroits,  en  1703  et  1706. 

302*+ 

8 mars-20  septembre  : à Vinache,  sculpteur  et  fon- 
deur, à compte  des  cinq  masques  de  bronze  qu’il  fait 
pour  les  Bains  d’Apollon,  et  les  pieds  et  ornemens  de 
bronze  qu’il  fait  pour  les  Globes  de  Marly  (5  p.).  9700++ 

5 avril-20  septembre  : à Guillaume  Sautray,  fon- 
deur, sur  cinq  colonnes  et  cercles  qu’il  a faits  en  bronze 

pour  les  Globes  de  Marly  (â  p.) 2Ôoott 

28  juin-20  septembre  : à Butterfield,  parfait  paye- 
ment de  35oo++,  à quoy  montent  les  journées  et  dépenses 
qu’il  a faites  pour  les  Globes  de  Marly  (3  p.)  . . 25oo++ 
3i  may  : à la  veuve  Royer,  fondeur,  pour  le  cuivre 

fourni  au  magasin  du  Roy,  en  170^ 45i++  i3* 

Somme  de  ce  chapitre 23353++  i3s 

MARBRERIE. 

11  janvier  : à Pierre  Lisqui  et  Claude  Tablé,  mar- 
briers, parfait  payement  de  1766!+  i2s  r]a,  à quoy  monte 
le  sciage  des  trenches  de  marbre  provenant  des  ouvrages 

qu’ils  ont  faits  à Marly  en  1703 2 66++  i2s7d 

i5  mars-29  juillet  : à eux,  sur  les  pieds  d’eslaux  de 
marbre  qu’ils  font  pour  les  figures  et  vases  du  jardin 

de  Marly  (2p.) 4ooo++ 

3 may-2  8 juin  : aud.  Tarlé  , pour  le  sciage  des  tranches 
de  marbre  provenant  des  ouvrages  qu’il  a faits  pour  le 

Roy  en  170 A (2  p.) 875++  4* 

20  septembre- 1 5 novembre  : à luy,  pour  sesd.  ou- 
vrages pendant  l’année  1705(9  p.) 7.56+112' 

20  septembre  : à Dezaigre,  marbrier,  pour  le  sciage 

des  trenches  de  marbre  en  1703..  4oo++ 

8 mars  : à Antoine  Cuvillier,  marbrier,  pour  le 
sciage  des  tranches  de  marbre  provenant  des  ouvrages 

qu’il  a faits  en  1706 202++6' 

2 9 juillet -1 0 aoust  : à luy,  sur  les  balustres  de  marbre 
qu’il  fait  pour  la  fontaine  des  Dômes  dans  le  jardin  de 
Versailles,  et  autres  ouvrages  qu’il  a faits  à Trianon  et 

à Marly  (2  p.) 6000++ 

2 aoust  : à Le  Prince,  marbrier,  pour  les  ouvrages 
de  marbre  qu’il  a faits  au  palais  de  Trianon  en  1701 . . 

170+15* 

28  juin- 11  octobre  : à Jérôme  Derbais,  marbrier,  à 
compte  des  six  colonnes  de  brèche  violette  et  des  blocs 
de  marbre  qu’il  fait  fabriquer  en  Italie  pour  le  service 
I du  Roy  (2p.) 8000+1 

?5 


COMPTES  DES  BATIMENTS. 
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COMPTES  DES  BATIMENTS  DU  ROI. 


4 octobre  : à luy,  pour  les  carreaux  de  marbre  blanc 
et  noir  qu’il  a fournis  pour  le  château  de  Marly  en 

1703 543” 

3o  aoust-2  5 octobre  : au  sr  Jacques-Patrix  Ogilvie, 
seigneur  de  Boine,  pour  557  pieds  3 pouces  10  lignes 
1/2  cube  de  marbre  d’Ecosse  qu’il  a fourni  dans  les  ma- 
gasins du  Roy,  à Paris,  à raison  de  i6tt  le  pied  cube 

(2  p.) 89 1 3S  4d 

Somme  de  ce  chapitre. ...  3oi3i” 25  1 id 


3i  may  : au  s1'  Benoist  Audran,  graveur,  pour  la  gra- 
veure  qu’il  a faite  pour  les  pavillons  des  Globes  de  Marly. 
- 2l3” 

3i  may  : à Roussel,  graveur,  1 35+1  ios  par  gratifi- 
cation pour  les  4o  sols  par  marc  sur  67  marcs  de  jet- 
tons  d’argent  qu’il  a frappé  pour  les  Bâtimens  pendant 
1705  et  75”  pour  son  payement  de  la  graveure  qu’il  a 
faite  des  carrez  desd.  jeltons 210”  ios 

22  février- 20  septembre  : au  sr  Jaillot,  à compte 
des  livres  de  géographie  et  des  estampes  qu’il  a fourni 
pour  les  pavillons  des  Globes  de  Marly  (2  p.).  . . 800” 

Somme  de  ce  chapitre 1 2 23*+  105 

RAMONNAGE  DE  CHEMINEES. 

17  may  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les  che- 
minées qu’il  a ramonné  et  rétabli  aux  Maisons  Royalles, 
à Paris,  en  1704 107H 

VÜIDANGES  DE  FOSSES  D’AYSANCES. 

10  novembre  : à Cristophe  le  Jeune,  vuidangeur, 
pour  les  vuidanges  qu’il  a fait  des  fosses  d’aysance  desd. 
Maisons  Royalles  à Paris,  en  1 70 A ........  377*1  10» 

11  janvier-  i5  novembre  : au  sr  Brunault,  inspec- 
teur à Vincennes,  pour  ses  apointemens  du  dernier 

quartier  1704  et  des  trois  premiers  1705(6  p.) 

912” 10* 

5 avril- 26  juillet  : à iuy,  pour  le  soin  qu’il  a eu  que 
les  vaches  n’endommageassent  les  avenues,  bois,  taillis 
du  parc  de  Vincennes,  pendant  les  six  derniers  mois 

1704  et  les  six  premiers  1705  (2  p.).  . . 30o” 

Somme  de  ce  chapitre i5go” 

ouvriers  à journées  sous  m.  de  cotte. 

11  janvier -6  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  au  département  de  Paris  de- 
puis le  mois  d’octobre  1704  jusqu’au  mois  de  septembre 
(12  p.) 5358” 193 


A ceux  qui  ont  travaillé  au  palais  des  Thuilleries 
pendant  le  même  temps  (i3  p.) 2952”  1 7* 

11  janvier- 20  septembre  : à ceux  qui  ont  travaillé 
au  palais  de  Luxembourg  depuis  le  mois  de  novembre 
1704  jusqu’au  mois  de  mars  1705  (9p.).  21 15”  i4s 

22  février -6  décembre:  au  sr  Dorbay,  dessinateur, 

pour  ses  journées  depuis  le  mois  de  novembre  1704 
jusqu’au  mois  de  juillet  1705  (6  p.) 819” 

5 avril -6  décembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  au  mo- 

delle  de  la  balustrade  des  Bains  d’Apollon  (5p.) 

• • • 4 1 53”  1 A3  1 od 

29  juin  : à ceux  qui  ont  retiré  de  la  recoupe  dans  le 

chantier  des  Invalides  pour  voiturer  à Meudon 

» 1 096”  5S  6d 

23  aoust-3  novembre  : à ceux  qui  ont  travaillé  au 
grand  autel  de  Notre-Dame  de  Paris  (2  p.).  777”  2S  8d 

Somme  de  ce  chapitre 17273”  i3s 


DIVERSES  DEPENSES. 


1 6 mars  : au  sr  Chardon  , procureur  au  Parlement  de 

Paris,  pour  le  travail  qu’il  a fait  pendant  l’année  dernière 
1704  pour  l’examen  de  plusieurs  pièces  de  discussion 
concernant  les  remboursemens  d’héritages  acquis  au  nom 
du  Roy 5oo” 

5 avril  : à Ciiaillot,  marchand , pour  cinquante-deux 
carpes  de  couleur  qu’il  a fourni  au  château  de  Marly  en 
1704 245” 

Au  sr  Antoine  Leleu,  procureur  au  Parlement,  pour 
les  frais  qu’il  a faits  en  plusieurs  instances  pour  les  Bâti- 
mens  contre  divers  particuliers,  depuis  1698  jusqu’en 
1697 121”  1 is  2d 

3 may  : à Claude  Audran,  consierge  du  palais  de 
Luxembourg,  pour  les  dépenses  qu’il  a fait  tant  pour 
faire  frotter  les  planchers  que  pour  avoir  fait  faire  du 
feu  pour  la  conservation  des  peintures  dud.  palais  en 
1704 559+t  7* 

17  may  - ier  novembre  : aux  sieurs  Le  Pautre,  Rivet, 

Carlier,  Aubert  et  Dorbay,  dessinateurs,  pour  les 
voyages  qu’ils  ont  fails  pour  le  service  du  Roy,  tant  à Pa- 
ris et  à Marly  qu’à  Meudon  pendant  les  six  derniers  mois 
1704  (2  p.)..  -. 606” 

17  may  : au  Commissaire  des  pauvres  de  la  paroisse 
Saint-Roch,  pour  la  taxe  des  maisons  apartenantes  au 
Roy  sur  lad.  paroisse  pendant  1704.  . .. 78” 

3i  may  : à Orzé,  taillandier,  pour  les  réparations 
qu’il  a faites  au  binard  et  tombereau  du  magasin  pendant 
1704  94”  ?5 

A Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’ entretien  des  hor- 
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loges  des  Thuilleries,  des  Gobelins  et  de  la  Savonne- 
rie pendant  170/1 7^tt 

26  may  : au  sr  de  Beaufort,  pour  les  voyages  qu’il  a 
faits  pour  le  service  du  Roy  en  170/1  et  1705. . 1000* 

1 1 octobre  : à luy,  pour  les  dépenses  qu’il  a faites  au 
magasin  du  Roy  pendant  les  six  premiers  mois  1705. . 

5o*  7’ 

26  may  : à Christophe  Paillet,  peintre,  pour  les 
toiles,  couleurs  et  autres  menues  dépenses  qu’il  a faites 

pour  les  tableaux  du  Roy 1 8 8S 

28  juin- 2(1  juillet  : au  sr  Hérault,  pour  la  dépense 
qu’il  a faite  à l’exposition  des  tableaux  et  ouvrages  de 
sculpture  dans  la  grande  gallerie  du  Louvre  en  1706 

(2  p.) i57itt  35 

16  aoust-6  décembre  : au  sr  Meuault,  dessinateur, 
pour  les  journées  qu’il  a dessiné  pendant  la  présente  an- 
née au  bureau  des  desseins  à Versailles,  a 3*  par  jour 

(2  p.) 77fitt 

1 er  novembre  : à Jean  Chevillard,  fontaimer  a Vin- 
cennes,  pour  les  dépenses  extraordinaires  qu’il  a fait 

pendant  1703  et  170/1 97tt 

3i  décembre  : au  sr  de  Cotte,  intendant  des  Bâti— 
mens,  pour  la  dépense  des  voyages  qu’il  a fait,  par  ordre 
et  pour  le  service  du  Roy,  de  Versailles  à Fontainebleau 
et  de  Versailles  au  château  de  Marest,  pour  y taire  pé- 
cher des  carpes  pour  Marly g66tt  ios 

Somme  de  ce  chapitre 692b11  85  2d 

GOBELINS  ET  LA  SAVONNERIE. 

11  janvier  i7o5-3i  janvier  1706  : à Jean  Jans,  ta- 
pissier aux  Gobelins,  sur  les  ouvrages  de  tapisserie  en 
haute  lisse  des  tentures  de  Jules  Romain,  Raphaël  et 
Indienne  qu’il  a faits  pendant  les  six  derniers  mois  1703 

et  l’année  1 70&  ( 1 a p.) 2900011 

A Lefebvre,  autre,  pour  pareils  ouvrages  de  tapisserie 

(10  p.) 22500tt 

A La  Croix  fils,  autre,  sur  les  ouvrages  de  tapisserie 
qu’il  a faits  en  basse  lisse  pendant  le  même  temps  (7  p.). 

5575tt 

A Souët,  autre,  pour  idem  (7p.) 557 5tt 

A Lafraye,  autre,  pour  idem  (7  p.) 5 87 5tt 

11  janvier- 20  décembre  : au  sr  de  la  Tour,  autre, 
sur  les  ouvrages  de  quatre  pièces  de  haute  lisse  repré- 

sentans  les  Qudtre  Elémens  (9p.) 32  5o* 

11  janvier-  17  may  : au  sr  Comminet,  marchand,  sur 
l’or  filé  qu’il  a fourni  pendant  170/1  (â  p.).  . . . 1900^ 
11  janvier  : à Pierre  Michel,  autre,  parfait  paye- 
ment de  929*  5S,  à quoy  montent  les  laines  d’Angle- 


terre qu’il  a fourni  pendant  les  trois  derniers  mois  1703. 

529*5’ 

22  mars  i7o5-3i  janvier  1706  : à luy  et  à sa 
veuve,  sur  les  laines  qu’ils  ont  fourni  pendant  170 â et 

1705  (6p.) 582i*ns3d 

11  janvier- ier  novembre  : au  sr  Cozette,  concierge, 
pour  les  menues  dépenses  qu’il  a fait  à lad.  manufac- 
ture pendant  l’année  170/1  (à  p.) 1067*  105  3<l 

8 février  - 1"  novembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 

pendant  tes  trois  derniers  quartiers  170/1  (3  p.) 

.. i35o* 

11  janvier-9  aoust  : au  sr  Yvart,  peintre  aux  Gobe- 
lins, pour  les  menues  dépenses  qu’il  a fait  pendant  les 

trois  derniers  mois  1703  et  Tannée  170/1  (2  p.) 

279*  1 2 s 

8 février- 20  décembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 

des  trois  derniers  quartiers  170/1  (3  p.) 1 12 5* 

11  janvier  : à Galliot,  jardinier,  parfait  payement  de 
601*,  à quoy  monte  le  nettoyement  des  canaux  du  jar- 
din pendant  I70/1 201rt 

8 février- 20  décembre  : à luy,  pour  ses  apointemens 
des  trois  derniers  quartiers  170/1  et  du  premier  1705 

(3  p.) io°tt 

11  janvier  i7o5-3i  janvier  1706  : à Pierre  Me- 
riel,  marchand,  sur  les  soyes  qu’il  a fourni  depuis  le 

dernier  quartier  1703  (7  p.) 6/199*  161 

11  janvier  17o5-3i  janvier  1706:8  Kercove,  tein- 
turier, pour  la  teinture  qu’il  a fait  des  soyes  et  laines  de 
lad.  manufacture  depuis  le  dernier  quartier  1703  (6  p.). 

395/i*  35  6d 

1 1 janvier  1706-31  janvier  170G  : à Dupont,  tapis- 
sier à la  Savonnerie,  sur  les  ouvrages  de  tapisserie  qu’il 

a faits  en  170/1  et  1705  (8  p.) ^9°°H 

8 février  - ier  novembre  : au  sr  Matthieux,  inspecteur, 
pour  ses  apointemens  des  deux  derniers  quartiers  170/1 

et  des  deux  premiers  1705  (5p.) 1/1 65*  5* 

8 février- 20  décembre  : au  sr  Nivard,  chapelain, 
pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  quartiers  170/1 

(3  p.) 37&H 

Au  sr  Nivelon,  dessinateur,  pour  ses  apointemens  desd. 

trois  derniers  quartiers  170/1  (3  p.) 825H 

Au  sr  Lurague,  chirurgien,  pour  ses  apointemens  des 
trois  derniers  quartiers  170/1  et  du  premier  1705  (2  p.). 

/100* 

A Saint-Léger,  portier,  pour  ses  apointemens  pen- 
dant le  même  temps  (2p.) 3 00* 

22  février  i7o5-3i  janvier  1706:  aus1  de  la  Croix 
père,  tapissier,  sur  les  ouvrages  de  tapisserie  en  basse 

lisse  qu’il  a faits  en  170/1  et  1705(8  p.) 8âoo* 

75. 
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COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DÜ  ROI. 


19  avril  1705-31  janvier  1706:  au  sr  Le  Blond, 
autre,  pour  les  ouvrages  de  tapisserie  en  basse  lisse 

qu’il  a fait  en  170/1  et  1705  (6  p.) 5ooott 

17  mav-i5  novembre:  au  sr  Frémin,  marchand,  pour 
la  soye  qu’il  a fournie  pendant  l’année  1704  (5  p.). . . . 

2907** 

17  may-i“  novembre:  aux  Pères  Minimes  de  Ni- 
geon,  à Chaillot,  pour  avoir  célébré  le  service  divin  dans 
la  chapelle  de  la  Savonnerie  pendant  les  quatre  derniers 

mois  170/1  et  les  six  premiers  1700  (2  p.) 2iott 

17  may-11  octobre  : aux  ouvriers  peintres  qui  ont 
travaillé  aux  tableaux  des  Métamorphoses , pour  servir  de 
desseins  des  tapisseries,  pendant  les  trois  derniers  mois 

170/1  elles  deux  premiers  1700  (2p.) 860** 

i4  juin-ici  novembre  : à la  veuve  Bailly,  portière  de 
la  Savonnerie,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois  1 70/1 
et  des  six  premiers  170b  (2  p.) 3i5tt 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 g56o**  3S 

JARDIN  ROYAL. 

11  janvier-i5  novembre:  à Pierre  Saintard,  jardi- 
nier du  Jardin  royal  des  plantes,  pour  l’entretien  dud. 
jardin  pendant  les  deux  derniers  quartiers  170/1  et  le 
premier  1705,  y compris  aaS^  pour  la  pension  de  son 

aprentif  pendant  led.  temps  (3p.) 2 1 oott 

22  mars  : à luy,  pour  l’entretien  du  petit  jardin  des 
plantes  rares  pendant  l’année  170/1 j 00tt 

20  septembre:  à luy,  pour  102  voyes  de  fumier  qu’il 

a lourni  aud.  jardin  102tt 

11  janvier- 1 5 novembre:  à Philbert  Chaillou,  por- 
tier du  Jardin  royal , pour  ses  gages  des  deux  derniers 
quartiers  170/1  et  du  premier  1705  (3  p.).  . 337++  105 
25  janvier:  à M.  Fagon,  premier  médecin  du  Roy, 
pour  les  dépenses  qu’il  a fait  aud.  Jardin  royal  en  1703 

et  xlok 9/i8I+i8s 

20  décembre:  a luy,  pour  ses  apointemens  comme 
surintendant  dud.  Jardin  pendant  l’année  1705.  6000** 
A luy,  i5oo**  pour  ses  gages  de  démonstrateur  pen- 
dant lad.  année,  et  1200**  pour  ceux  de  sous-démons- 
trateur pendant  le  même  temps 2700++ 

1 février- 8 mars  : au  s1  Du  Vernay,  démonstrateur 
d’anatomie  et  de  chirurgie  aud.  Jardin  royal,  pour  la 
dépense  qu’il  a faite  pendant  les  années  1699,  1700 
et  1701  pour  les  exercices  d’anatomie  et  de  chirurgie 

( 9 P’  ) i5oo** 

20  décembre  : à luy,  pour  ses  apointemens  de  l’année 
*7°5 i5oo** 


8 février- 2 2 mars:  au  sr  Boulduc,  apoticaire,  pour 
le  cours  de  chimie  qu’il  a fait  aud.  Jardin  royal  pendant 

l’année  170/1  (2  p.) 1 557*15= 

20  décembre:  au  sr  Dacquin  , docteur  en  médecine,  dé- 
monstrateur aud.  jardin , pour  ses  apointemens  de  l’année 

1 5oo** 

Au  s'  Baupré  , garçon  du  laboratoire  dud.  Jardin , pour 

ses  apointemens  de  l’année  1705 200*+ 

Au  sr  Sebastien  Vaillant,  autre,  pour  idem.  . 200** 
Somme  de  ce  chapitre 187/15**  i3s 

ACADÉMIES  D’ARCHITECTURE, 

PEINTURE  ET  SCULPTURE  DE  PARIS. 

1 1 janvier- 5 avril  : au  sr  Coustou,  trésorier  de  l’Aca- 
démie de  peinture  et  de  sculpture  établie  au  Louvre, 
pendant  1 absence  de  M.  Houasse,  pour  l’entretien  de 
lad.  Académie  pendant  le  dernier  quartier  1 7o3  et  le 
premier  170/1  (2  p.) 2000** 

14  juin -6  décembre  : au  sr  Houasse,  pour  l’entretien 

de  lad.  Académie  pendant  les  trois  derniers  quartiers 
*704  (3  p.) 3000t* 

2 5 janvier  : au  sr  abbé  Prévost,  secrétaire  de  lad. 
Académie  d’architecture,  par  gratification,  en  considé- 
ration du  travail  qu’il  a fait  aux  inscriptions,  devises  et 
embellissemens  des  feux  d’artifices  de  Marly  et  Meudon 

en  1 7°^ 3oo*+ 

ier  février- ier  novembre  : aux  srs  de  Cotte,  architecte 
ordinaire,  Bullet,  del’Isle,  Gabriel,  Gobert,  Lambert, 
Félibien,  Le  Maistre,  Delahire  et  abbé  Prévost,  pour 
leurs  attributions  et  droits  de  présence  à l’Académie 
royalle  d architecture  pendant  les  trois  derniers  quar- 
tiers 1 70/1  (3  p.) 4o95*t 

22  février- 1 5 novembre  : au  sr  Haubrat,  élève  de 
l’Académie  de  peinture  et  sculpture,  pour  sa  subsistance 
pendant  les  six  derniers  mois  1704  et  les  six  premiers 

*7°5  (2  P-) 264** 

Au  sr  Stiémart,  autre,  pour  idem  (2  p.) 26/1** 

Ausr  Chirest,  autre,  pour  idem  (2  p.) 264** 

Au  s1  Nattier,  autre,  pour  idem  (2  p.) 264** 

Au  sr  Du  Meny,  autre,  pour  idem  (2  p.) 26/1** 

15  novembre:  au  s'  Le  Goupil,  autre,  pour  sa  subsis- 
tance des  six  premiers  mois  1705 a 3 2** 

22  mars  : à Jacques  Bouvignon,  pour  les  menues  dé- 
penses qu  il  a fait  a l’Académie  royalle  d’architecture 

pendant  les  six  premiers  mois  1704 a 56** 

6 décembre  : à Lefebvre,  pour  les  menues  dépenses 


1193 


1194 


ANNÉE  1705.  — LOYERS  DE  MAISONS. 


qu’il  a fait  à lad.  Académie  pendant  les  six  derniers  mois 


,7o 4 i58H 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 1 6 1 H 


ACADÉMIE  DE  PEINTURE, 

SCULPTURE  ET  ARCHITECTURE  DE  ROME. 

6 janvier- 5 juillet  : au  sr  Duclos,  banquier  a Paris, 
ayant  l’ordre  du  sr  Gosset,  banquier  à Rome,  pour  les 
sommes  que  led.  sr  Gosset  a payées  aux  srs  Houasse 
et  Poërson  pour  employer  aux  dépenses  de  l’Académie 
royalle  d’architecture,  peinture  et  sculpture  qui  y est  en- 
tretenue par  ordre  et  pour  le  service  de  S.  M. , y com- 
pris le  change  et  frais  de  commission  (3  p.)..  1 6i  î o** 

LOYERS  DE  MAISONS. 

A janvier-!  6 aoust  : à la  dame  de  Poutrincourt,  pour 
le  loyer  de  sa  maison,  écurie  et  manège,  occupez  par  la 
grande  écurie  du  Roy  à Paris,  pendant  les  six  derniers 
mois  i7o4  et  les  six  premiers  i7o5  (2  p.).  . . . 6ioott 
2 0 janvier  : à Sebastien  Chapelain,  pour  le  loyer  du 
logement  occupé  par  le  sr  Jumel,  inspecteur  au  Perray, 

pendant  une  année.  . 6ott 

20  janvier-!  4 juin  : à la  veuve  du  sr  Putiieaux,  pour 
une  année  du  loyer  de  sa  maison  occupée  par  les  maga- 
sins du  Roy  à Meudon  (2  p.) 5oott 

2 5 janvier  : à Jacques  Rourkart,  Suisse  à la  garde 
d’une  nouvelle  porte  de  Con flans  Sainte-Honnorine , pour 
une  année  du  logement  qu’il  a occupé  prèz  lud.  porte 

pendant  i7o4 • A.5tt 

ior  février-16  aoust  : à Jean  Holard,  laboureur  à 
Trapes,  pour  une  année  du  loyer  de  la  maison  dont  il 
est  locataire,  occupée  par  le  sr  Parisot,  inspecteur  à 

Trapes  (2p.) 23ott 

icr  février:  au  sr  Moreau,  inspecteur  au  château  de 
Versailles,  pour  le  loyer  de  son  logement  pendant  l’année 

i7o4 ioott 

Au  sr  Legoux,  inspecteur  à Saclay,  pour  idem.  îoo+l 

Au  sr  Laguipière,  inspecteur  à la  chapelle  de  Ver- 
sailles, pour  idem 1 oott 

8 février:  à M.  Ciieridon,  gentilhomme  anglois,  offi- 
cier de  la  Reyne  d’Angleterre,  pour  le  loyer  de  la  maison 
qu’il  a occupée  à Saint-Germain-en-Laye  en  1 7oA.  1 80** 
i5  février:  au  sr  chevalier  Houel,  pour  le  loyer  de 
deux  maisons  sçizcs  à la  IJalle-Rarbier,  occupées  par  les 

Mousquetaires  pendant  l’année  1 7o 4 36ott 

Aux  srs  Rourgault  et  Matis , arpenteurs,  pour  le  loyer 


du  logement  qu’ils  ont  occupé  à Versailles  pendant 

1 7o4 

A la  veuve  Rellier,  jardinière  à Saint-Germain-en- 

Laye,  pour  le  loyer  de  son  logement  pendant  1 7 0 4 . i5oH 

Au  sr  Tripier,  chirurgien  à Marly,  pour  idem.  i5ott 
A Louis  Raccap.v,  dit  Dilligent,  inspecteur  à Marly, 

pour  idem ^IC)H 

8 mars  : à Jean  Le  Camus,  garçon  fontainier  a Saint- 


Germain-en-Laye,  pour  idem Aot* 

A Louis  de  Lalande,  jardinier  de  l’Orangerie,  pour 

idem i5ott 

A Julien  Chevillard,  fontainier  à Meudon,  pour  idem 

1209 

A Louis  Fiat,  garçon  fontainier  à Meudon,  pour 

idem 4 0 iT 

A Jean-François  Chevillard,  autre,  pour  idem..  4oH 

A Hautecampagne,  autre,  pour  idem 4 ort 

A Jean  Fiat,  autre , pour  idem 4ott 

A Muzart,  autre,  pour  idem Aott 

Au  sr  de  Séyne,  pour  une  année  du  loyer  de  la 
maison  occupée  par  le  garde  des  réservoirs  de  Lucienne 
et  de  Marly 10°tt 


i5  mars  : à Claude  Rouchardon,  compagnon  fontai- 
nier  à Marly,  pour  le  loyer  de  son  logement  pendant 

l’année  i7o 4 4ott 

A Liénard  Mimpon,  dit  La  Roche,  autre,  pour  idem.  . 
Aott 

A François  Dubourg,  dit  La  Montagne,  autre,  pour 


idem 4 0 tr 

A Joseph  Loiseleur,  autre,  pour  idem.  . » Aott 


A Henry  Chapelain,  garçon  fontainier,  pour  idem.  . 
A ott 

16  mars  : au  sr  Cailleteau,  dit  Lassurance,  architecte 
et  dessinateur,  pour  une  année  du  loyer  du  logement  et 
bureau  qu’il  a occupé  à Paris  avec  les  autres  dessinateurs 

et  commis Aoo*1 

29  mars  : au  sr  Deschars,  propriétaire,  pour  une 
moitié  et  le  tiers  dans  l’autre  moitié,  d’un  pavillon  ser- 
vant à l’augmentation  des  cabinets  des  tableaux  du  Roy, 
pendant  quinze  mois  échus  le  3i  décembre  de  l’année 

1 7oA 1 2 9 1 i35  Ad 

A la  veuve  du  sr  Denis,  fontainier,  tutrice  de  ses  deux 
filles,  propriétaire  des  deux  tiers  de  l’autre  rnoitié  dud. 

pavillon,  pour  le  loyer  de  ce  qui  luy  aparlient 

7o8tt  6’  8d 

Aux  héritiers  de  la  dame  Astric,  pour  le  loyer  de 
deux  maisons  qui  leur  apartiennent,  sçizes  à la  Halle- 
Rarbier,  occupées  par  les  Mousquetaires  pendant  l’année 
i7o3 5o°H 
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Aux  héritiers  de  ia  veuve  Perrier,  pour  pareil  loyer.. 

5oo** 

Aux  heritiers  de  la  veuve  Massonnet,  pour  le  loyer  de 

deux  maisons  sçizes  et  occupées  de  même 36ott 

Aux  héritiers  de  la  veuve  Roger,  pour  pareil  loyer 

que  dessus 36ott 

Au  s1  Martin  , garde  au  Perray,  pour  une  année  du 

loyer  de  son  logement 40** 

A Louis  Garnier,  jardinier  à Marly,  pour  le  loyer  de 

son  logement  pendant  1704 i5o** 

A François  Coustillier,  jardinier  du  pavillon  du  Val 

prez  Saint-Germain-en-Laye , pour  le  loyer  de  son  lo- 
gement pendant  170/1 200** 

19  avril:  au  sr  Parent,  pour  le  loyer  d’un  arpent  de 
terre  occupé  par  les  magasins  des  marbres  hors  la  Porte 
de  la  Conférence,  pendant  1703  et  1704,  à 6o**paran 
12  0** 

14  juin:  à Gilles  Roussel,  pour  une  année  du  loyer 

d’une  grange  servant  de  magasin  pour  les  planches  des- 
tinées aux  réparations  des  ponts  de  bois  des  routes  de  la 
forest  de  Compiègne 1 5tt  4S 

28  juin  : à Jacques  Rafron,  pour  le  loyer  d’une  por- 
tion de  sa  maison  occupée  par  un  inspecteur  de  la  Ma- 
chine pendant  les  quatre  premiers  mois  1706.  . . 4i** 
23  aoust  : à la  dame  de  Pontis,  veuve  du  s1'  Gaudais, 
pour  le  loyer  des  fossez  de  son  château  nommé  le  Pont, 
occupez  par  les  eaux  qui  viennent  de  l’étang  de  Lucienne 
à la  Machine  pour  fournir  aux  pompes  des  puisards  d’à- 
mi-coste , pendant  une  année 6ott 

15  novembre:  à Eustaciie  Ragon,  jardinier,  pour  le 

loyer  du  logement  qu’il  a occupé  à Meudon  pendant  la 

présente  année 75 tt 

Somme  de  ce  chapitre 1 3986^+  As 

MONCEAUX. 

8 février- 20  septembre  : à Pierre  Fouillet,  cou- 
vreur, pour  l’entretien  des  couvertures  du  château  de 
Monceaux  pendant  les  six  derniers  mois  1704  et  les  six 
premiers  1705  (2  p.) 35o** 

8 février:  à Louis  Dudain,  maçon,  parfait  payement 

de  A5ot+  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  et  réparations 
de  maçonnerie  qu’il  a faits  au  château  et  aux  murs  de 
clôture  du  parc  en  1704 25o**  6d 

9 aoust  : à luy,  à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie 

qu’il  a faits  pendant  la  présente  année 120** 

8 février- 9 aoust  : à Jean  Le  Gendre,  menuisier, 
pour  les  ouvrages  de  charpenterie  et  de  menuiserie  qu’il 


a faits  aud.  château  pendant  les  six  derniers  mois  1704 

et  les  six  premiers  1705  (2  p.) g^tt  jÇ5 

8 février- 20  septembre  : à Simon  Desaint,  serrurier, 
pour  l’entretien  de  la  serrurerie  pendant  le  même  temps 

(ap.) .* 120** 

A luy,  pour  ses  ouvrages,  outre  son  entretien,  pen- 
dant le  même  temps  (2  p.) 66**  i6s 

8 février-  9 aoust  : à Nicolas  Presson  , vitrier,  pour 
réparations  aux  vitres  du  château,  en  1703,  1704  et  les 

six  premiers  mois  1705(2  p.) 220**  i6s  nd 

2 4 mars:  au  s1  Moreau,  entrepreneur,  pour  divers 
ouvrages  de  maçonnerie  et  fouilles  de  terre  et  les  menues 
dépenses  qu’il  a fait  en  la  dépendance  du  château  de 
Monceaux  en  1 703  et  170/1 A10**  5S  6d 

Somme  de  ce  chapitre..  .•.  i635**  i4s  1 id 
FONDS  LIBELLEZ. 

6 janvier  : à M.  l’archevesque  de  Rouen,  pour  une 
année,  escliue  le  3i  décembre  dernier,  du  loyer  de  deux 
maisons  sçizes  rue  Vivien  à Paris,  à luy  aparlenantes, 
occupées  par  la  Bibliothèque  de  Sa  Majesté.  . . . 5ooo** 
Au  sr  Deville,  12000**,  sçavoir:  6000**  par  gratifica- 
tion , en  considération  du  soin  qu’il  a pris  de  la  Machine 
de  la  rivière  de  Seyne  pendant  l’année  dernière  170/1, 
et  6ooo**  de  pension  extraordinaire  qui  luy  a esté  accor- 
dée par  S.  M.  pendant  idem 12000** 

A Jean  Massagati  et  Palmarin  Palmarini,  anciens  gon- 
dolliers  vénitiens,  par  gratification,  en  considération  du 
service  qu’ils  ont  rendu  sur  le  canal  de  Versailles  pen- 
dant l’année  dernière  1704 800** 

Au  sr  Soulaigre  , concierge  du  château  vieux  de  Saint- 
Germain-en-Laye,  pour  son  remboursement  des  dépenses 
qu’il  a fait  pour  faire  nettoyer  les  aparlemens  et  cours 
dud.  château  pendant  l’année  dernière  1704  ....  4oo** 
Au  sr  curé  de  Marly,  684**  5%  sçavoir  : 210**  pour  la 
nonjouissance,  pendant  170/1,  de  75  arpens  de  pré 
compris  dans  le  fonds  de  Marly,  et  474**  5S  pour  la 
non-jouissance , pendant  lad.  année , de  la  dixme  des  terres 
labourables  de  lad.  cure,  que  le  Roy  a fait  planter  en 
bois,  y compris  la  dixme  du  troupeau  du  Trou  d’Enfer. 

Ü84+*  5S 

Au  sr  Morlet,  par  gratification,  en  considération  du 
soin  qu’il  a pris  des  plants  d’arbres  des  jardins  et  ave- 
nues des  Maisons  Royalles  pendant  l’année  dernière  170/1 

2 OQO** 

Au  s1  Ballon  fils,  1000**  par  gratification  pendant 
170/1 , en  considération  des  services  que  feu  son  père  a 
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rendus  dans  les  jardins  et  avenues  des  Maisons  Royalles 

iooott 

A la  veuve  du  sr  Jourdan,  cy-devant  inspecteur  dans 
les  bâtimens  et  jardins  du  château  de  Versailles,  pour 
la  pension  que  le  Roy  luy  a accordée  pendant  1 70 A en 
considération  des  services  que  led.  deffunt  a rendu  en 

lad.  qualité 3oott 

A la  veuve  TOlivier  Fleurant,  cy-devant  jardinier  de 
Trianon,  par  gratification  ordinaire  pendant  l’année 
170/1,  pour  luy  donner  moyen  de  subsister  avec  ses  en- 
fants  3oott 

Au  sr  Prieur,  curé  de  Croissy-la-Garenne  prèz  de 
Saint-Germain-en-Laye,  pour  son  indemnité,  pendant 
170/1,  de  la  nonjouissance  des  dixmes  sur  les  terres  ac- 
quises au  nom  de  Sa  Majesté  dans  lad.  parroisse.  3 7 5t+ 
Au  nommé  Chatillon,  jardinier  de  l’orangerie  de 
Fontainebleau,  par  gratification , en  considération  du  soin 
qu’il  a eu  des  orangers  de  S.  M.  pendant  l’année  der- 
nière 1704 4oott 

Au  sr  Gobert,  cy-devant  intendant  des  Bâtimens,  pour 

sa  pension  pendant  170/1 i5oott 

25  mars  : au  s1'  Joubert,  peintre  en  miniature,  200oott 
pour  son  payement  de  800  feuilles  de  dessins  de  plantes 
rares  et  d’animeaux  peints  sur  vélin , qu’il  a livré  par  ex- 
traordinaire depuis  1702  jusqu’à  présent  pour  les  livres 

du  cabinet  de  Sa  Majesté 20000^ 

27  mars  : au  sr  François  Varin,  aoooott,  qui  JUy  a este 
accordé  par  S.  M. , tant  en  considération  des  services 
du  feu  sr  Jean  Varin,  son  père,  l’un  des  intendants  des 
Bâtimens  du  Roy  et  conducteur  dos  monoyes  de  Franco, 
que  par  forme  de  remboursement  de  toutes  les  préten- 
tions d’inlérest  qu’il  peut  avoir  à cause  du  retardement 
du  payement  du  prix  des  maisons  sçizes  à Paris,  aparle- 
nanles  aud.  feu  sr  Varin  père,  acquises  au  nom  du  Roy, 
le  i3  novembre  1666,  pour  le  logement  des  officiers  de 

la  petite  écurie » 20000^ 

27  may  : à Joseph  Arnoult,  pour  son  payement  de 
trois  autruches  qu’il  a livré  pour  le  service  du  Roy  à la 
Ménagerie  du  château  de  Versailles,  à raison  de  nôo1*  la 

pièce 7^°^ 

1 L\  juin  : aux  prestres  de  la  Mission  établis  à Fontai- 
nebleau, pour  leur  subsistance  et  entretennement  pen- 
dant les  six  premiers  mois  de  la  présente  année  1705.  . 

3ooott 

21  juin  : à Joseph  Arnoux,  pour  son  payement  de 
cinq  autruches,  un  chat  engendré  d’un  tigre,  une  gazelle 
de  Barbarie,  deux  moutons  et  une  chèvre  de  la  The- 
baidc  et  de  deux  brebis  du  royaume  du  Fesand  en  Af- 


frique,  par  luy  livré  à la  Ménagerie  le  17  du  présent 

mois ig3ott 

1 0 juillet  : au  sr  Marigner  , premier  commis  de  la  Sur- 
intendance  des  Bâtimens,  jardins,  arts  et  manufactures 
de  Sa  Majesté,  3ooott  que  le  Roy  luy  a accordé  par  gra- 
tification ordinaire,  en  considération  du  travail  extraordi- 
naire qu’il  a fait  pour  la  vérification  et  le  payement  des 
vieilles  debtes  des  bâtimens  des  Maisons  Royalles.  3ooott 

Aux  officiers  de  Fontainebleau  cy-après  nommez,  en 
considération  du  bon  état  de  leurs  entretiens  pendant 
170/1 , sçavoir  : 

A la  veuve  Julien  de  Bray,  ayant  la  moitié  du  grand 

parterre Soo^ 

A Gaspard  Quinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre  moi- 
tié   3oo« 

A Varin,  ayant  celuy  des  arbres  fruitiers 200tt 

A luy,  en  considération  de  l’augmentation  de  son  en- 
tretien  12ot1 

À Gabriel  Desbouts,  ayant  celuy  du  jardin  de  l’Etang 

“ i5o« 

A Nivelon,  ayant  celuy  du  jardin  du  Mail.  . . . ioott 


A Voltigeant,  ayant  celuy  des  balteaux i5oF 

ACousturier,  ayant  celuy  des  fontaines 200^ 

A la  veuve  Besnard  , concierge  de  l’hôtel  d’Albret. . . 

îoott 

A Thierry,  concierge  de  la  Ménagerie 6ott 


A Dernaux,  concierge  de  la  cour  du  Cheval  blanc.  . . 
ioott 

A Toulet,  concierge  de  la  Surintendance  des  finances. 

* 200H 

A la  veuve  Lasalle,  concierge  de  la  Surintendance 

des  Bâtimens 200tt 

A Louis  Desbouts,  ayant  l’entretien  de  la  plus  grande 

partie  du  parc 4oott 

A Pion,  ayant  la  nourriture  des  cignes  et  carpes  du 

canal  et  étangs iooTl 

Total 2 73ott 

26  juillet  : au  sr  Beckers,  pour  son  payement  d’un 
oyseau  couronné  des  Indes,  de  cinq  cannes  musquées, 
trois  arclans,  un  corbeau  des  Indes  et  trente  -cinq 
oyettes  d’Espagne,  qu’il  a livré  à la  Ménagerie  de  Ver- 
sailles  1197tt 

19  aoust  : à divers  particuliers,  pour  leur  payement 
des  dédomagemens  et  nonjouissances  des  terres,  châtai- 
gnerayes  et  friches  et  autres  hérittages  à eux  aparté 
nans,  occupez  par  le  régiment  du  Roy  marqué  prèz 
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Besclievet,  parroisse  de  Luciennes,  dans  le  chantier  de 

la  Cardinière  pendanl  l’année  170/1 g 3 </i t+  9 5 

23  aoust  : à François  Picquart  et  à Marie  Bucan, 
sa  femme,  pour  leur  payement  du  prix  principal  et 
des  nonjouissances , depuis  1687  jusques  et  compris  la 
présente  année  1706,  de  5 arpens  28  perches  déterrés 
à eux  apartenantes,  lesquelles  ont  esté  comprises  dans 
l'augmentation  du  grand  parc  de  Versailles,  que  S.  M. 

a ordonné  estre  fait  en  lad.  année  1687 762^  85 

3i  aoust  : au  chapitre  de  Saint-Cloud  gros  déci- 
mateurs  de  la  parroisse  de  Marne,  pour  leur  payement 
du  fonds  et  de  la  nonjouissance  des  dixmes  aparte- 
nans  aud.  chapitre,  qu’ils  avoient  droit  de  lever  sur  les 
hérittages  qui  ont  esté  acquis  au  nom  du  Roy  dans  l’éten- 
due de  lad.  parroisse  de  Marne,  lesquels  S.  M.  a fait 
planter  en  bois,  à la  charge  duremploy  de îôiott  en  fond 

d’héritage  pour  la  sûreté  du  Roy 39/11 tt 

27  septembre  : aux  principal,  procureur  et  boursiers 
du  collège  de  Cambray,  pour  le  dédomagement,  pen- 
dant l’année  170/1,  de  leurs  bâtimens  qui  ont  esté  dé- 
molis par  ordre  du  Roy  pour  la  construction  du  Col- 
lège de  France . n8ott 

Au  s1'  Dcfresny  de  Rivière,  dessinateur  des  jardins  du 
Roy,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité  pendant  l’année  es- 

ebue  le  21  du  présent  mois 1200^ 

6 novembre  : au  sr  Arnoux,  pour  son  payement  de 
dix  autruches,  trois  damoiselies  de  Numidie,  six  poulies 
de  Pharaon,  une  pintade,  trente-huit  canards  ou  cannes 
d’Egipte,  deux  gazelles,  onze  chèvres  de  la  Thébaïde  et 
deux  rats  d’Egiple,  qu’il  a livré  pour  le  service  de  S.  M. 

à la  Ménagerie  de  Versailles 5i33tt 

21  novembre  : à François  Devert  et  Michel  Hasté 
le  jeune,  serruriers,  parfait  payement  de  a4 3/ig+t  2S  6d, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  gros  fers  et  serrurerie 
qu’ils  ont  faits  tant  au  Grand  Commun  qu’au  Chenil 
de  Versailles  pendant  les  années  1 684  et  1 685 , y compris 
4 5g4tt  i33  qui  leur  sont  déduits  pour  76576  livres  pe- 
sant de  vieux  fers  qui  leur  ont  esté  livrez  des  magasins 

du  Roy,  à raison  de  6tt  le  cent ti54tt  9 6 6d 

29  novembre  : à la  veuve  du  sr  Manessier  , trésorier 
général  des  Bâtimens,  pour  la  pension  que  le  Roy  luy  a 
accordée  et  à ses  filles  pendant  la  présente  année  pour 

leur  donner  moyen  de  subsister. . 6oott 

6 décembre  : aux  preslres  de  la  Mission  de  Fontaine- 
bleau, pour  leur  subsistance  et  entretennement  pendant 

les  six  derniers  mois  de  la  présente  année 3ooott 

1 9 décembre  : au  sr  Desgots  , contrôleur  général  des 
Bâtimens,  par  gratification,  en  considération  des  services 


qu’il  a rendu  dans  lesd.  Bâtimens  pendant  la  présente 

année  1705 2000^ 

Au  sr  Desgodets,  architecte,  pour  ses  apointemens  en 
lad.  qualité  pendant  la  présente  année  1705..  . 2ooott 
A Nicolas  Bailly,  peintre,  ayant  la  garde  des  tableaux 
du  Roy,  pour  ses  apointemens  en  lad.  qualité  pendanl 
la  présente  année i5oott 

16  décembre  : à Mr  de  Villemijr,  seigneur  de  Sa- 

clay, Limous  et  Vauhalan,  à cause  de  la  Dame  son 
épouze,  pour  son  payement  du  fonds  et  nonjouissances 
des  terres  à luy  apartenantes,  occupées  par  les  rigolles 
et  grands  fossez  de  Corbeville,  rigolle  de  la  Voue  dorée, 
et  autres  travaux  que  S.  M.  a ordonné  estre  faits  pour 
la  conduite  des  eaux  de  la  plaine  de  Saclay  au  châ- 
teau de  Versailles,  ensemble  des  droits  de  lots  et  ventes 
et  d’indemnité  d’iceux  dus  aud.  sr  de  Villemur  pour  les 
héritages  acquis  au  nom  de  S.  M.  en  l’année  1 6 8 5 de 
plusieurs  particuliers,  lesquels  sont  occupez  par  les 
étangs  de  Saclay,  rigolles  en  dépendantes  et  autres  tra- 
vaux, lesd.  hérittages  relevans  et  dépendans  de  lad.  terre 
de  Limous  et  Vauhalan 7 3 4 0 tt  1 9“  2d 

Somme  de  ce  chapitre.. . io8i02tt  ios  8d 

JARDINS  ET  PÉPINIÈRES  DES  MAISONS  ROYALES. 

PLANTS  ET  JARDINAGES. 

8 mars-  12  juillet  : à Ciiedeville,  jardinier,  pour  les 
maronniers  et  les  arbres  fruitiers  qu’il  a fournis  pour  les 

jardins  des  Maisons  Royales  (Zi  p.) 88itt  8a 

22  mars-  23  aoust  : à Vernier,  jardinier,  parfait  paye- 
ment de  1207^  io“,  à quoy  montent  les  oignons  de  fleurs 

qu’il  a fournis  pour  lesd.  jardins  en  170/1  (6  p.) 

1207^  10’ 

20  décembre  : à luy,  à compte  de  ceux  qu’il  fournit 

en  la  présente  année 200tt 

1er  novembre  : à Foucroy,  autre,  pour  200  touffes 

d’œillets  qu’il  a fourni  pour  les  jardins  de  Marly 

25o« 

22  mars  : au  s1'  Dadolle,  marchand  épicier,  pour  les 
oignons  de  fleurs  de  Provence  qu’il  a fournis  pour  lesd. 

jardins 38/itt  8S 

5 avril- ao  décembre  : à Michel  Laforest,  jardinier, 
à compte  des  plantes  vivasses  qu’il  a fourni  pour  lesd. 
jardins  (i5  p.) 377/1^ 

17  may-23  aoust  : à Blanchet,  jardinier,  pour  la 

charmille  qu’il  a levé  dans  la  forest  de  Lions  pour  planter 
en  pépinière  à Versailles  (A  p.) . . 1 4 1 8H  ios 

1 4 juin  : à François,  jardinier,  à compte  de  la  char- 
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mille  et  des  ormes  qu’il  a levé  en  motte  et  qu’il  a 
voiture  au  jardin  de  Marlv 4oo** 

8 mars  : à Jean  Thuiaux,  jardinier,  pour  1 4 septiers 
8 boisseaux  de  chàteignes  qu’il  a fourni  pour  semer  en 
pépinière  à Versailles i46**i3  4 

il  janvier- 3i  may  : à Dolot,  jardinier,  à compte 
des  ormes  et  des  spées  de  charmille  qu’il  a levé  en  motte 
et  voituré  au  jardin  de  Trianon  (4p.) 95gitt 

18  janvier- 6 septembre  : à luy,  pour  l’entretien  de 
la  fermeture  d’échalats  des  dix  remises  a gibier  du  grand 
parc  de  Versailles,  pendant  les  six  derniers  mois  1703, 
l’année  1706  et  les  six  premiers  1705  (3p.)..  iooott 

11  janvier- 19  avril  : à Remy  Janson,  jardinier,  pour 
le  deuxième  labour  qu’il  a fait  donner  aux  pépinières 
de  Versailles  (5  p.) 221 7+*  i95  8d 

19  avril- 20  décembre  : à luy,  pour  les  arbres  qu’il 

a levés  dans  les  pépinières  et  qu  il  a plantes  dans  les  ave- 
nues des  Maisons  Royalles , et  pour  la  charmille  et  for- 
mille  qu’il  a planté  en  pépinière  (i4  p.) 7°^7tt 

1  h juin  : à Rigollet,  jardinier,  à compte  des  spées  de 
charmille  et  des  ormes  qu’il  a levé  en  motte  et  voituré 

au  jardin  de  Meudon 4oo** 

Somme  de  ce  chapitre 2 1 9 1 8tt  9S 


1 1 janvier  : à Havart,  voiturier,  parlait  payement  de 

336H,  à quoy  monte  le  grand  fumier  qu’il  a fourni  en 
170/1  à la  pépinièrè  du  Roulle 236tt 

6 septembre- 11  octobre  : à luy,  a compte  du  grand 
fumier  qu’il  fournit  à lad.  pépinière  (2  p.) 3oo*t 

2  5 janvier  : à Henry  Butteau,  voiturier,  parfait  paye- 
ment de  539tt  pour  77  toises  cube  de  fumier  consommé 
qu’il  a livré  à lad.  pépinière.  . 334** 

22  février  : à Estienne  Hubins,  voiturier,  parfait  paye- 
ment de  507**  8\  à quoy  montent  les  terres  d’égoût 
qu’il  a porté  dans  les  carrez  du  jardin  de  lad.  pépiiiière 
en  1703  et  1704 • • 107**  8S 

12  juillet  : à Perdreaux,  voiturier,  pour  les  terres 

d’égoût  qu’il  a porté  dans  lesd.  carrez 1 1 4tt 

2 3 aoust-ier  novembre  : à Langlois,  voiturier,  sur 
les  boues  de  nie  qu’il  a voituré  aux  pépinières  de  S.  M. 

. _ 3oott 

Somme  de  ce  chapitre 1891**  8S 

DIVERSES  DÉPENSES. 

28  juin  : à Gaunay,  maître  du  coche  d’Auxerre,  pour 
avoir  voituré  du  port  Saint-Paul  à Valvin  1 65  ifs  en 
manequin,  pour  planter  dans  les  jardins  de  Fontaine- 
bleau  99 


A Deschamps,  jardinier,  pour  891  toises  de  treillage 
de  grosse  perche  de  châteignier  qu’il  a fait  pour  fenner 

les  pépinières  de  Versailles 267**  125 

A Goret,  pour  800  perches  de  châteignier  qu’il  a 

fourni  pour  led.  treillage i5o** 

26  juillet  : à Béguins,  menuisier,  pour  les  caisses 
qu’il  a fourni  à l’orangerie  de  la  pépinière  du  Roulle.. 
167**  1 os 

Somme  de  ce  chapitre 674**  2S 

OUVRIERS  DES  PÉPINIÈRES. 

11  janvier- 20  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  à la  pépinière  du  Roulle  de- 
puis le  mois  de  novembre  1704  jusqu’au  mois  d’octobre 

1705  (24  p.) 48o6**  i8s 

Aux  ouvriers  qui  ont  veillé  à la  conservation  des  plants 
d’arbres  des  avenues,  pépinières  et  parcs  de  Versailles 

(24  p.) 2io4tt  i8s 

A ceux  qui  ont  travaillé  dans  les  pépinières  de  Ver- 
sailles (23  p.) 3671*+  ios  4d 

22  février-  i5  novembre  : à ceux  qui  ont  voituré  des 
arbres  verds  et  à fleurs  et  autres  plantes  aux  Maisons 

Royalles  (8  p.) 6646**i7s8tl 

8 mars  - 20  septembre  : à ceux  qui  ont  levé  en  motte 
des  ormes  et  autres  plantes  dans  le  grand  parc  de  Ver- 
sailles et  les  ont  voitures  à Marly  (2  p.) . . . . 602**  i4' 
22  mars  : à ceux  à qui  l’on  a pris  des  terres  à loyer 
pour  planter  les  pépinières  du  Roy,  sçituées  sur  le  terroir 

du  Ghesnay,  pendant  une  année 6oott  i8s  7'* 

3o  mars  - ier  avril  : à ceux  qui  ont  levé  de  gros  ma- 
ronniers  d’Inde  chez  M.  le  Premier  à Arminvillier,  cl 
d’autres  maronniers  en  motte  à Vanvres,  à la  pépinière 
du  Roule  et  à l’hôtel  de  Lorges  à Versailles,  et  qui  les 

ont  voiturés  dans  les  jardins  de  Versailles  (2  p.) 

3294**  19*  4d 

3  may  : à ceux  qui  ont  fourni  des  géroflées  doubles 

pour  les  jardins  des  Maisons  Royalles 2647** 

Somme  de  ce  chapitre..  . 2437 5*+  1 53  1 1 J 

MANES  D’OSIER. 

22  février -6  décembre  : à Malherbe,  vannier,  pour 
les  mânes  d’ozier  qu’il  fournit  pour  les  pépinières  de 

Versailles  (4  p.) 902**  2S 

9 aoust  : à Nicolas  Hendrecy,  autre,  pour  les  mânes, 
paniers  et  autres  ouvrages  qu’il  a livrés  à la  pépinière  du 

Roulle  en  la  présente  année i52tt  9“ 

A Cordelette,  autre,  pour  les  manequins  qu’il  a 

fourni  à lad.  pépinière 32  4*+ 

Somme  de  ce  chapitre 1379**  15 

7b 


COMPTES  DES  BÂTIMENTS.  IV. 


i AT 10  N ALE. 


1203 


COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 
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CHÂTEAUX  DE  SA1NT-GERMAIN-EN-LÂYE. 


MAÇONNERIE. 

il  janvier- 20  décembre  : à la  veuve  Jacques  Bar- 
bier , maçon , à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie 
qu’elle  a fait  faire  en  la  dépendance  du  château  de  Saint- 

Germain-en-Laye  (21p.) h 1 5ott 

22  mars- 1 5 novembre:  à Jean  Beauté,  maçon,  sur 
les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  aux  murs  de  clô- 
ture et  loges  des  Suisses  du  pourtour  de  la  forest  de 


Saint-Germain-en-Laye . âoott 

Somme  de  ce  chapitre 455ott 


charpenterie. 

1 1 octobre  : à Georges  Aubert,  charpentier,  pour  les 
poteaux  qu’il  a posez  et  déposez  pour  tendre  les  tapisse- 
ries à la  Feste-Dieu  dernière,  à Saint-Germain.  . 25ott 
20  décembre  : à Jean  Aubert,  fils  et  héritier  de  Jean- 
Jacques  Aubert,  charpentier,  sur  les  ouvrages  que  led. 
deffunt  a faits  aux  châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye 


les  années  précédentes 5ooott 

Somme  de  ce  chapitre 5250^ 


COUVERTURE. 

8 février  : à Simon  Deschamps,  couvreur,  pour  les  ou- 
vrages et  réparations  de  couverture  qu’il  a faits  au  pres- 
soir du  domaine  de  Saint-Germain  pendant  l’année  der- 
nière   

3i  may  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  couverture  qu’il 

a faits  aud.  château,  outre  son  entretien 200^ 

Somme  de  ce  chapitre 298^ 

MENUISERIE. 

25  janvier- 20  décembre  : à Michel  Dubois,  menui- 
sier, à compte  des  réparations  et  ouvrages  de  menuiserie 
qu’il  a faits  en  la  dépendance  des  châteaux  de  Saint- 
Germain-en-Laye  (7  p.) 960*+ 

SERRURERIE. 

1 1 janvier- 20  décembre  : à Joseph  Rouillé,  serru- 
rier, sur  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  des  châteaux  de  Saint-Germain-en-Laye 

(8p.) ••  . . . i35ott 

1 1 janvier  : à Pierre  Boutray,  serrurier,  pour  les 
ouvrages  de  serruirerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 

château  de  Saint- Germain 77 tt^3 

25  janvier  : à Joseph  Bouille,  serrurier,  sur  les  ré- 


parations de  serrurerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 


château  de  Saint-Germain 2 0ott 

Somme  de  ce  chapitre j 6a 7^  1 âs 


VITRERIE. 

11  janvier- 6 décembre:  à Claude  Cossette,  vitrier, 
pour  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits 
en  la  dépendance  des  châteaux  de  Saint-Germain  de- 
puis le  mois  de  novembre  170 h jusqu’au  mois  de  sep- 
tembre 1705  ( 1 1 p.) n88tti2s 

peinture. 

17  may- 20  septembre  : à Louis  Poisson,  peintre, 
sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits  aux  apar- 
temens  du  château  de  Saint-Germain  (2  p.).  . . 3oott 

PAVÉ. 

1 9 avril  - 23  aoust  : à Gilles  Deriaux  , paveur,  sur  ses 

ouvrages  et  réparations  de  pavé  en  la  dépendance  du 
château  de  Saint-Germain-en-Laye 3oott 

jardinages  et  terrasses. 

22  mars  : à Barthélémy  Lefay,  laboureur,  pour  le 
plain  labour  qu’il  a donné  à un  des  carrez  du  petit  parc 
de  Saint-Germain  en  170^ . . g8tt 

20  décembre  : à Louis  de  Lalande,  jardinier  du  Bou- 

lingrin du  château  neuf  dud.  Saint-Germain,  pour  70 
journées  d’hommes  qu’il  a employez  à arroser  les  ormes 
dud.  Boulingrin . 52tt  io’ 

22  mars  : à Jean  La  Porte,  laboureur,  pour  le  plain 
labour  qu’il  a donné  à un  des  carrez  du  petit  parc  de 

Saint-Germain 55tt  âs 

8 mars  - 3 1 may  : à Georges  Prévost,  terrassier,  pour 
le  plain  labour  qu’il  a donné  à deux  des  carrez  du  petit 

parc  de  Saint-Germain  (3  p.) â3att 

28  juin- 6 septembre  : à luy,  à compte  du  2e  labour 

(6  P-) 9oott 

\h  juin  : à luy,  pour  avoir  labouré  les  plattes  bandes 
au  pourtour  des  cinq  carrez  du  petit  parc.  ......  Go*1 

22  mars  - 6 septembre  : à Estienne  Cagneux,  voiturier, 
pour  le  transport  qu’il  a fait  des  gravois  de  la  cour  des 
cuisines  du  château  dans  des  troux  de  la  forest  de  Saint- 

Germain  (2  p.) 332tt 

22  mars  : à François  Motte,  laboureur,  pour  le  plain 
labour  qu’il  a donné  à un  des  quarrez  du  petit  parc  de 

Saint-Germain.  qQti 

8 mars  : à Pierre  Motte,  laboureur,  sur  les  ormes 
qu’il  lève  en  motte  dans  les  carrez  du  petit  parc  de  Saint- 
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Germain  et  qu’il  plante  sur  le  bord  des  allées  du  petit 

parc 10°tt 

a 5 janvier  - 1 1 octobre  : à Jean  Canonville,  pour  les 
gravois  qu’il  a enlevé , et  les  régallemens  des  routes  du 
petit  parc  et  autres  ouvrages  de  terrasse  (3p.)..  3i5** 

8 février  : à Charles  Brochard,  terrassier,  pour  45 
trous  qu’il  a fouillé  dans  le  jardin  du  Val  pour  y planter 

des  arbres 1 1 1 5S 

Somme  de  ce  chapitre 26o5**i6s 

DIVERSES  DÉPENSES. 

8 février  : à Jean  Gautier,  charbonnier,  pour  vingt 
muids  de  charbon  de  bois  qu’il  a livré  au  magasin  de 

Saint-Germain 7°tt 

2â  février  : à Jean-Antoine  Padelain,  ramonneur, 

pour  les  cheminées  qu’il  a ramonné  en  la  dépendance 

du  château  en  170 4 86**  i6s 

8 mars  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien  de 

l’horloge  du  château  pendant  1 70A 4o** 

5 avril  : à Estienne  Langlois,  cordier,  pour  les  cor- 
dages, seaux,  pelles,  clouds  et  autres  ustencils  quil  a 

fournis  au  magasin  en  170/1  et  1700 io5tt  5S  9' 

19  avril  : à la  veuve  Fourcroy,  fontainier,  pour  le 
mastic  et  autres  fournitures  qu’elle  a fait  aud.  magasin 

en  170/1 i74«53 

3i  may  : à Pierre  Varis,  ramonneur,  pour  les  che- 
minées qu’il  a ramonné  en  1705 81**  45 

i5  novembre:  à' Gilles  Huriau,  tourneur,  pour  les 
échelles  et  autres  ouvrages  qu’il  a fourni  au  magasin 

pendant  la  présente  année 3 P i6s 

Somme  de  ce  chapitre 592++  63  9'’ 

ouvriers  à journées. 

11  janvier- 20  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  en  la  dépendance  du  château 
de  Saint-Germain  depuis  le  1 5 novembre  170/1  jusqu’au 
2 4 octobre  170b  (a5  p.) 2873**  17' 

ENTRETIENS  DE  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

25  janvier- i5  novembre  : à Louis  de  Lalande,  jar- 
dinier, pour  l’entretien  de  l’orangerie  pendant  l’année 

dernière  170/1  (4  p. ) 1/117**  103 

A la  veuve  Jean  de  Lalande,  pour  l’entretien  du  grand 
parterre  en  broderie  pendant  le  même  temps  (4  p.).  • • 

i366**  183 

A Louis  de  Lalande,  pour  celuy  du  Boulingrin  pen- 
dant idem  (4  p.) i6o6tt  188 

A la  veuve  Bellier,  pour  celuy  du  jardin  en  gazon, 
pendant  idem  (4p.)  1670^  12 


A François  Lavechef,  pour  celuy  du  jardin  et  parterre 

du  château  neuf  pendant  idem  (4  p.) 836** 

A François  Coustillier,  pour  celuy  du  jardin  du  pa- 
villon du  Val  pendant  idem  (4  p.) 4o5o** 

A Pierre  Goëren,  dit  La  Salle,  concierge  dud.  pavil- 
lon, pour  idem  (4p.) J 200(t 

A Claude  Marais,  veuve  Patenostre,  concierge  du 

Chenil,  pour  idem  (4  p.) *8°H 

A Pierre  Bertin,  concierge  du  château  neuf,  pour 

idem  (4  p.) 4 75^ 

A Antoine  Bazire,  concierge  de  la  petite  écurie  du 

Roy,  pour  idem  (4  p.) 20°tt 

A Soulaigre , concierge  du  château  vieux,  chargé  de 

l’entretien  de  l’horloge,  pour  idem  (4p.) 3oo** 

Aud.  Goëren,  portier  du  parc  de  Saint-Germain, 

pour  idem  (4p.) 7 °°tt 

A Cléremboust,  portier  du  grand  parterre , pour  idem 
36o** 

A Estienne  Treheux,  concierge  de  la  Surintendance 

des  bâtimens,  pour  idem  (4p.) 20°tt 

A Claude  Lefebvre,  concierge  de  la  Maison  de  la  Re- 
ligion, pour  idem  (4p.) 20C)tl 

A Simon  Deschamps,  couvreur,  pour  l’entretien  des 

couvertures  pendant  idem  (4p.) 1012**  10 

1 1 janvier  : aud.  Louis  de  la  Lande,  pour  le  chauffage 
de  l’orangerie  de  Saint  - Germain  pendant  le  présent 

hyver 2 5ott 

25  janvier- 20  septembre  : à Jean  Le  Camus,  garçon 
plombier,  pour  ses  gages  des  trois  derniers  quartiers 

170/1  et  les  deux  premiers  1705  (3  p.) 7^°^ 

Somme  de  ce  chapitre 16778+*  8” 

CHATEAU  DE  MARLY. 

4 janvier- 12  avril  : à Jacques  Maziere,  entrepre- 
neur, à compte  des  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits 

au  château  de  Marly  pendant  l’année  170/1  (5p.) 

2200*1 

8 janvier  : aud.  Mazièbe  et  à Varignon,  parfait  paye- 
ment de  172752**  43  5d,  y compris  6122**  qui  leur  sont 
déduits  pour  le  prix  des  matéreaux  qui  leur  ont  esté  li- 
vrez provenons  des  démolitions  du  pavillon  de  la  Cioix- 
Saint-Philippe  et  du  petit  pavillon  et  porte  de  la  routte 
royalle,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’ils 
ont  faits  tant  à Marly  qu’aux  murs  de  clôture  et  loge- 
mens  des  Suisses  pour  la  nouvelle  enceinte  du  parc  de 
Marly  pendant  les  années  1702  et  1703.  3343o**  4 5 
ier  avril- 20  décembre:  à eux,  à compte  des  ou- 

76. 
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vrages  de  maçonnerie  qu’ils  font  auxbâlimens  des  Offices 

de  Marly  le  long  de  la  rampe  (5p.) 18000++ 

18  aoust-ao  septembre  : à eux,  sur  les  pierrées  et 
autres  ouvrages  qu’ils  font  au  nouveau  Mail  (a  p.). . . . 

35oo++ 

Somme  de  ce  chapitre 5713 o+t  /j 3 5d 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 

4 janvier-  t3  décembre  : à Pierre  Desloriers,  ter- 
rassier, pour  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en  la 
dépendance  du  château  de  Marly  (a 4 p.). . 4/190++  o5  8d 

17  aoust-8  novembre  : à luy,  sur  les  souches  arra- 

chées, régallemens  et  terres  enlevées  dans  l’allée  du 
jardin  haut  de  Marly  où  l’on  fait  le  nouveau  inail  (3p.). 
21 10++ 

ier  février- 28  juin  : à Jean  Verdeneuil,  terrassier, 
parfait  payement  de  538a++,  à quoy  montent  les  nou- 
velles routles  qu’il  a persées  et  regallées  dans  le  parc  de 

Marly  (3  p.) 388a++ 

29  juillet  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il 
a faits  en  la  présente  année  pour  remplir  les  routtes  et 

les  ornières  de  la  forest  de  Marly 8ooo++ 

4 janvier- i3  décembre  : à Nicolas  Rorienne,  jardi- 
nier, pour  les  ouvrages  de  jardinage  qu’il  a faits  en  la 

dépendance  de  Marly  en  170/1  et  170.5  (ao  p.) 

7149++  1 2S 

10  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  nouveau 
mail 3ooo++ 

18  aoust-18  octobre  : à luy  et  Girault,  sur  les 

souches  arrachées  et  régallemens  de  terre  qu’ils  ont  fait 
au  nouveau  mail  (a  p.) 2 2 00tt 

4 janvier-  i3  décembre  : à Charles  Girault,  terras- 
sier, pour  les  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  à Marly 

en  170/1  et  1705  (23  p.) ; . . . 5793++ 

10  novembre  : à luy,  sur  son  transport  de  terre  au 

nouveau  mail 125o*+ 

26  avril-22  novembre:  à Charles  Amelot,  jardinier, 
pour  les  journées  de  portiers  qu’il  a employé  à garder 
les  portes  des  bosquets  et  celles  du  haut  et  du  bas  de  la 

rivière  de  Marly  (3  p.) 679++ 

A janvier- 16  septembre  : à Noël  Lavenet,  terrassier, 
pour  plusieurs  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en  la  dé- 
pendance du  château  de  Marly  en  170/1  et  1705  (20  p.). 

3679+1  i8s  2d 

2/1  may  : à Hugues  Mathelin,  terrassier,  parfait  paye- 
ment de  3371++,  â quoy  monte  le  remplissage  qu’il  a 
tait  des  glacières  de  Marly  pendant  les  hivers  des  années 
1699,  1 700  et  1701 371++ 


7 juin- 6 décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  ter- 
rasse qu’il  fait  à Marly  (i3  p.) 3ooott 

4 janvier- ier  mars  : à Renaud,  voiturier,  à compte 
du  terreau  qu’il  voiture  et  qu’il  livre  au  jardin  de  Marly 

(5  P-) 1100++ 

ier  février-  16  aoust  : à luy,  sur  la  fine  recoupe  qu’il 
voiture  dans  les  jardins  de  Marly  (7p.)....  4ooi++  8d 
18  aoust- 1 3 décembre  : à luy,  sur  la  recoupe  du 

nouveau  mail  (7p.) 2800++ 

A Saint-Hilaire,  voiturier,  à compte  du  salpêtre  qu’il 
voiture  et  qu’il  livre  pour  employer  au  nouveau  mail  de 

Mar]y  (5  p.) 2700++ 

4 janvier- i3  décembre  : à Nicolas  Béguin,  terras- 
sier, pour  plusieurs  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  dans 
la  dépendance  du  château  de  xMarly,  y compris  1 38++  ios 
pour  2 4 muids  neufs  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly 

pour  le  transport  des  carpes  (20  p.) 7966++  ios 

10  novembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  terrasse  au 

nouveau  mail 1000++ 

Somme  de  ce  chapitre 66072++  is  6d 

PLANTS  ET  FLEURS. 

i5  février- 16  aoust:  à Tuyau  , jardinier,  parfait  paye- 
ment de  55o++,  à quoy  montent  les  spées  de  châtaignier 
qu’il  a fournis  et  plantez  à Marly  (4  p.)  ...  . 453++ 17’ 
7 juin  : à Cagnieux,  jardinier,  pour  les  bois  blancs  et 
épicéas  qu’il  a planté  pour  regarnir  les  plants  du  dehors 

du  jardin  de  Marly 76++ 1 4S 

24  may- 5 juillet  : à Fontaine,  jardinier,  parfait  paye- 
ment de  8 /1 7++  3S  4d,  à quoy  montent  les  plants  de  bois 
blanc  et  de  charmille  en  motte  qu’il  a planté  des  deux 
cotez  du  chemin  qui  descend  au  grand  bassin  rond  de 

Marly  (3p.) 447++  3S  4d 

6 décembre  : à Pierre  Leclerc,  entrepreneur,  à compte 
des  plants  de  charmille  qu’il  lève  dans  les  forests  d’A- 
lastre  (Iialatte)  et  Compiègne  et  qu’il  voilure  dans  les 

jardins  des  Maisons  Royalies 6ooo++ 

4janvier-a4  may  : à Pierre  et  Guillaume  Motte,  jar- 
diniers, à compte  de  la  charmille  et  des  ormes  qu’ils  ont 
levé  en  motte  et  voiluré  en  la  dépendance  du  château 
de  Marly  pendant  les  années  dernières  et  la  présente 

(9  P*)* i335o++ 

18  janvier- 1er  mars:  aux  nommez  Guillaume  et 
Laurens  Dolot,  jardiniers,  à compte  des  ormes  et  autres 
plants  qu’ils  ont  levé  en  motte  et  plantez  à Marly  pen- 
dant les  années  dernières  (3p.) 700++ 

20  septembre  : à eux  et  aux  nommez  Rigollet  et 
François,  jardiniers,  parfait  payement  de  56543++  is,  à 
quoy  montent  les  ormes  et  les  spée3  de  charmille  et  autres 
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plants  qu’ils  ont  levé  en  motte,  voilurez  et  plantez,  et 
les  plains  labours  et  autres  ouvrages  de  jardinage  qu’ils 
ont  faits  tant  en  la  dépendance  du  château  de  Versailles, 
Trianon  et  la  Ménagerie , à Marly,  aux  châteaux  de  Meu- 
don  et  Chavillc,  qu’au  jardin  des  Thuilleries  depuis 

1699  jusqu’à  présent "9'72tt  is 

7 juin  - i3  décembre  : à Claude  Garnier,  grainetier, 
pour  AA  septiers  de  graines  d’herbe  de  bas  pré  qu’il  a 

livré  au  magasin  (2p.) 92°tt 

Somme  de  ce  chapitre ....  A A 2 1 1 55  à'1 

CHARPENTERIE. 

h janvier  - 12  avril:  à Jean-Jacques  Aubert,  charpen- 
tier, pour  divers  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a laits  en 
la  dépendance  du  château  de  Marly  (A  p.)-  • ■ • 235ott 
29  juillet- 20  septembre  : à Georges  Aubert,  char- 
pentier, sur  ses  ouvrages  de  charpenterie  aux  nouveaux 
bâtimens  de  Marly  au  dessus  du  Goblet  et  au  dessus  des 

offices  de  M.  Blouin  (a  p.) AoooH 

Somme  de  ce  chapitre 635ott 

couverture. 

1e1  février- i3  décembre  : à Gilles  Ciiarruel,  cou- 
vreur, pour  les  ouvrages  et  réparations  de  couverture 

qu’il  a faits  à Marly  (Bp.) i6Aott 

2 avril  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux  bâtimens  des  Of- 
fices, le  long  de  la  rampe  de  Marly b0°tt 

29  juillet  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux  nouveaux  bâ- 
timens de  Marly  au  dessus  du  Goblet  et  au  dessus  des 

offices  de  M.  Blouin iooott 

29  mars -2  aoust  : à Yvon,  couvreur  en  chaume,  à 
compte  des  ouvrages  de  couverture  qu’il  a faits  aux  gla- 
cières de  Marly  en  1703  et  170 A (3  p.) 35ott 

Somme  de  ce  chapitre 3AgoH 

menuiserie. 

A janvier-i3  décembre  : à Jacques  Mirel,  menuisier, 
sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu  il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Marly  les  années  précédentes  et  la 

présente  (21  p.) 335ott 

2 avril- 20  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux 
nouveaux  bâtimens  des  Offices  de  Marly,  le  long  de  la 

rampe  (3p.) 1 20°tt 

2 avril  : à Jean  Denelle  et  Jean  Guesnon,  menui- 
siers, à compte  de  la  menuiserie  qu  ils  font  au  bâtiment 

des  Offices,  le  long  de  la  rampe  de  Marly 2600^ 

2 aoust-20  septembre  : à eux,  sur  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’ils  font  au  nouveau  mai!  de  Marly  (3  p.). 

55oo« 


2 aoust-27  novembre  : à eux,  sur  leurs  ouvrages  au 
nouveau  bâtiment  au  dessus  du  Goblet  et  au  dessus  des 

offices  de  M.  Blouin  (3  p.) 6ooott 

A janvier-i3  décembre  : à Denis  Davignon,  menui- 
sier, sur  les  ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  châ- 
teau de  Marly  (2.3  p.) 3 8 5 o+i 

2 avril  : à luy,  sur  ses  ouvrages  au  bâtiment  des 

Offices,  le  long  de  la  rampe  de  Marly 3ooH 

2 aoust-20  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux 
nouveaux  bâtimens  au  dessus  du  Goblet  et  des  offices  de 

M.  Blouin  (2  p.) 900*+ 

Somme  de  ce  chapitre 2 36oott 

SERRURERIE. 

A janvier-6  décembre  : à Joseph  Bouille,  serrurier, 
à compte  des  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  en  la 

dépendance  du  château  de  Marly  (22  p.) 335ott 

16  aoust-20  septembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  aux 
nouveaux  bâtimens  au  dessus  des  Goblels  et  des  offices 

de  M.  Blouin  (2  p.) iooott 

icr  février-3o  aoust  : à Gaston  Martin,  serrurier,  à 
compte  des  ouvrages  de  gros  fer  et  de  ferrure  qu’il  a 
faits  en  la  dépendance  du  château  de  Marly  pendant  les 

années  précédentes  (Bp.) *320^ 

12  avril  : à René  Laloue,  serrurier,  pour  les  ouvrages 
de  serrurerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château 

de  Marly  en  170A 9°tt 

2 aoust  : à Mathurin  Ferret,  autre,  pour  rateaux  et 

ratissoires  fournis  au  magasin  de  Marly 53tt  2’ 

A janvier-3o  aoust  : à Louis  Fordrin,  serrurier,  â 
compte  des  ouvrages  de  serrurerie  et  de  gros  fer  qu’il  a 
faits  et  fournis  en  la  dépendance  du  château  de  Marly 

(1A  p.) 9555tt 

26  avril  : à luy,  pour  six  paires  de  bottines  à l’épreuve 
de  l’eau  qu’il  a fait  venir  de  Saint-Vallery  et  livré  au 

magasin io2+t 

A janvier-10  février  : aux  nommez  Caffin,  Petit  et 
Parent,  serruriers  , sur  les  balcons  de  fer  remplis  d or- 
nemens  qu’ils  ont  faits  et  posés  autour  des  pièces  d’eau 

du  jardin  de  Marly  (A  p.)..  . iooott 

1 2 avril- 1 1 octobre  : à Denis  Caffin,  sur  la  serrurerie 

et  le  gros  fer  qu’il  a fournis  au  château  (1A  p.) 

396ott 

1 6 aoust-6  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  a 
faits  aux  nouveaux  bâtimens  de  Marly,  au-dessus  des 

Goblels  et  des  offices  de  M.  Blouin  (5  p.) 2600^ 

1"  mars  : à Daniel  Parfait,  maréchal,  pour  les  ou- 
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vrages  qu’il  a faits  pour  les  chariots  et  équipages  du 
magasin  de  Marly 84*+ i55 

Somme  de  ce  chapitre i54i5++  5S 


U janvier- 1 3 décembre  : à Jean  Desormeaux,  vitrier, 
sur  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits  en 
la  dépendance  du  château  de  Marly  pendant  la  présente 
année  et  les  années  précédentes  (aa  p.).  4760+0 6 3 3d 
2 aoust  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  vitrerie  aux  nou- 
veaux bàtimens  au  dessus  du  Goblet  et  des  offices  de 
M.  Blodin 3oo++ 

Somme  de  ce  chapitre. . . . 5o6o++  1 6S  3d 


rt  janvier-29  juillet  : à Jacques  Lucas,  plombier,  sur 
les  ouvrages  de  plomberie  qu’il  fait  en  la  dépendance  du 
château  de  Marly  (7  p.) 248o*+ 

CUIVRE  ET  BRONZE. 

4 janvier- 2 0 septembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fon- 
deur, à compte  des  robinets  et  soupapes  de  la  fontaine 
des  Carpes,  du  côté  de  la  Chapelle,  etautres  ouvrages  de 
cuivre  qu’il  a livré  à Marly  les  années  dernières-  et  la 

présente  (3p.) 900tt 

16  aoust  : a Julien  Lochon,  ébéniste  et- fondeur,  par- 
tait payement  de  5998++  i3s  6d,  à quoy  montent  les  mou- 
lures et  autres  ouvrages  de  bronze  doré  d’or  moulu 
qu  d a faits  et  fournis  en  la  dépendance  du  château  de 

Marly  en  1699,  1700  et  1701 1098++  i3s6[1 

27  septembre  : à Vassou,  fondeur,  pour  huit  pa- 
lettes de  bronze  garnies  de  queues  et  de  charnières, 
qu  il  a livré  sur  les  tables  des  vestibules  du  château  de 

Marly  pour  servir  à porter  les  girandoles 97++ 

18  octobre  : à Drouilly,  autre,  pour  huit  robinets  de 
3 pouces  et  deux  de  2 pouces  g lignes  qu’il  a livré  pour 
la  fontaine  d 'Amphitrite 5/,^ 

A Taupin,  autre,  pour  onze  pareils  robinets  livrez  pour 
lad.  fontaine 9qgtt 

Somme  de  ce  chapitre 3638++  t3s  6d 

PAVÉ. 

4 janvier-i5  février  : à Louis  Regnouf,  paveur,  sur 
les  ouvrages  de  pavé  qu’il  fait  en  la  dépendance  dq  châ- 
teau de  Marly  (4  p.) n5o++ 

29  juillet  : à luy,  parfait  payement  de  266 1++  gs  iod, 
à quoy  montent  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  tant 


aux  bâlimens  derrière  les  corps  de  garde  qu’aux  bassins 
ronds  des  Carpes  en  1704 1 36i++  gs  iod 

Somme  de  ce  chapitre .....  2 5 1 1 ++  9“  1 od 
peinture. 

4 janvier-i  6 aoust  : à Claude  Audran,  peintre,  par- 
fait payement  de  7832++,  à quoy  montent  les  peintures 
qu’il  a faites  aux  Globes  des  deux  pavillons  de  Marly 

(5  P-) 4932+t 

4 janvier-i  9 juillet:  à Denis  Thury,  peintre,  à compte 
des  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits  en  la  dépendance 

du  château  de  Marly  (3p.) 350tt 

4 janvier-27  septembre  : à Louis  Poisson,  peintre,  à 
compte  des  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits  en 
la  dépendance  du  château  de  Marly  (8  p.).  . . . i5oo++ 
2 aoust- 27  septembre  : à luy,  sur  la  peinture  aux 
nouveaux  bàtimens  au  dessus  du  Goblet  et  des  offices  de 

M.  Blouin  (2  p.) 8oo++ 

27  seplembre-i 3 décembre:  à luy,  surfa  grosse  pein- 
ture en  verd  qu’il  fait  au  Mail  (5p.) 1900++ 

4 janvier-20  septembre  : au  sr  Desportes,  peintre,  à 
compte  des  ouvrages  de  peinture  qu’il  a fait  à l’isle  de 
la  pièce  des  Carpes  du  château,  pour  les  ovseaux,  et  du 

côté  de  la  Chapelle  (2  p.) 3oo++ 

18  octobre  : à Martin  l’aîné,  peintre,  pour  ouvrages 
faits  pour  1 agrandissement  des  quatre  grands  tableaux 
des  deux  vestibules  du  château  du  côté  de  d’avenue 

royalle  et  de  la  rivière 160++ 

12  avril  : à Philippe  Meusnier,  peintre,  parfait 
payement  de  i59i2++gs5d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  peinture  en  huile  qu’il  a faits  en  divers  endroits  de 
la  dépendance  du  château  de  Marly  depuis  l’année  1701 

jusqu’à  présent 33i2++gs5d 

2 4 may  : à luy,  sur  les  couleurs  qu’il  a employé  à 
faire  les  marbres  de  la  cascade  du  bosquet  du  Levant.  . 

200++ 

1“  aoust-27  novembre  : à luy,  sur  la  peinture  qu’il 
fait  aux  faces  extérieures  du  Goblet  du  Roy  et  offices  de 

M.  Blouin  (4  p.) 5ooo++ 

24  may-20  septembre  : à Jean-Baptiste  de  Fontenay, 

peintre,  à compte  de  la  peinture  qu’il  a faite  au  bassin 
des  Carpes  et  du  côté  de  la  chapelle  de  Marly  (2  p.  ). . . 

8oo++ 

4 janvier- 1 5 février  : à Nicolas  Bailly,  peintre,  à 
compte  de  la  couleur  de  bronze  qu’il  a posé  sur  les  ou- 
vrages de  sculpture  du  jardin  de  Marly  et  sur  la  serru- 
rerie des  pavillons  des  Globes  (4  p.) 50o++ 

Somme  de  ce  chapitre 1 9769++  9®  5d 


* 
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CHÂTEAU  DE  MARLY. 


121  k 


DORURE. 

4 janvier-20  septembre  : à Josse  Tristan  , doreur,  pour 
ses  ouvrages  de  dorure  aux  balcons  des  bassins  ronds  des 
apartemens  verds,  à l’isle  des  Carpes  du  côLé  de  la  Cha- 
pelle, et  ailleurs  depuis  1699  jusqu’à  présent  (9  p.).  • 
2i5ott 

SCULPTURE. 

4 janvier-i3  décembre  : à Jean  Thierry,  sculpteur,  à 
compte  de  plusieurs  réparations  de  sculpture  qu’il  fait 
en  la  dépendance  du  château  de  Marly  (6  p.).  . io5ott 

RÔCAILLES. 

1e1'  février  : à Drouard,  rocailleur,  parfait  payement 
de  482tt  i8s3d,  à quoy  montent  les  rocailles  qu’il  a fourni 

et  livré  au  magasin a32tt  185  3d 

A Hardy,  sculpteur,  parfait  payement  de  200ttio3,  à 

quoy  montent  les  rocailles  qu’il  a livré  au  magasin 

. 5ott  ios 

ier  mars:  à Adrien  Langlois*  rocailleur,  parfait  paye- 
ment de  960^  i6s,  à quoy  montent  les  rocailles  qu’il  a 


fourni  au  magasin  de  Marly  en  1704 iGott  1G3 

Somme  de  ce  chapitre. 444tt  4 3 3d 

MARBRERIE. 


22  mars  : aux  nommez  Dezaigre  et  Derbais,  mar- 
briers, parfait  payement  de  362G8tt  ios,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  marbre  qu’ils  ont  faits  à la  rivière  de 
Marly  depuis  1701  jusqu’en  1704.  ......  1 9868^10’ 

29  mars  : à Antoine  Cuvilliers,  marbrier,  parfait 
payement  de  2070 1 2S  2d,  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  marbre  qu’il  a faits  tant  à la  rivière  de  Marly  qu’aux 
pavillons  des  Globes  en  1703  et  170/1..  . 1 7 3 3 123  2d 
A Claude  Tarlê,  marbrier,  parfait  payement  de 
8o7tt  ns  9d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  taille  de 
marbre  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  château  de 

Marly  en  1706 107^1  is9d 

12  avril-2  4 may  : à luy,  pour  les  pieds  d’eslaux  de 
marbre  des  bosquets  de  Marly  et  autres  ouvrages  (5  p.). 

2700^ 

20  septembre  : à luy,  sur  les  pierres  percées  de  mar- 
bre qu’il  fait  au  Mail 200^ 

Somme  de  ce  chapitre.  . 2^609^  i33  nd 

cordages. 

18  janvicr-22  novembre  : à Estienne  Langlois,  cor- 
dier,  sur  les  cordages  et  autres  marchandises  qu’il  fournit 
au  magasin  de  Marly  (7  p.) io5ott 


OZIERS. 

i5  mars-2  4 may  : à Jean  Caumont,  marchand,  pour 
les  gerbes  d’ozier  franc  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly, 
à 25  sols  la  gerbe  (5  p.) 11  82^10" 

26  avril-24  may  : à Saint-Hilaire,  marchand,  pour 
200  seaux  d’ozier  préparez  et  godronnez  qu’il  a livrez  au 

magasin  de  Marly  (2  p.) 45ott 

Somme  de  ce  chapitre. i632tt ios 

ENTRETENNEM  ENS  DE  MARLY. 

18  janvier- 10  may:  à Charles  Amelot,  jardinier, 
parfait  payement  de  161  99^  ios,  à quoy  monte  l’en- 
tretien des  plants  des  dehors  du  château  et  du  jardin 
dud.  château  pendant  l’année  170/1  (2  p.)..  6 1 99^  10’ 

19  juillet- 1 3 décembre  : à luy,  pour  led.  entretien 

pendant  l’année  1705(4  p.) 12000^ 

18  janvier-10  may:  à Louis  Garnier,  jardinier,  par- 
fait payement  de  5i63tt  i5s,  à quoy  monte  l’entretien 
des  jardins  liants  de  la  pelouze  de  Marly  et  des  avenues 
de  la  pelouZe  de  Lucienne  pendant  l’année  dernière  1706 


(2p.) 1 863+t  i5s 

19  juillet -1 3 décembre  : à luy,  à compte  dud.  entre- 
tien pendant  la  présente  année  1705  (4  p.)...  36oott 


i5.février-i3  décembre  : à Thomas  Vitry,  fontainier, 
pour  l’entretien  des  fontaines  de  Marly  pendant  les 
deux  derniers  quartiers  1704  et  les  deux  premiers  170.5 

(4p.) 2000H 

27  septembre  : à luy,  pour  l’entretien  de  monter  et 
huiler  l’horloge  du  château  pendant  le  même  temps.  5ott 
i5  février-i3  décembre  : à Joseph  Loiseleur,  compa- 
gnon fontainier,  pour  les  apointemens  des  deux  derniers 
quartiers  1704  jusqu’au  2 3 may  1705,  y compris 

i5tt  17 3 4d  pour  son  logement  (4p.) 9 1 4tt  18 3 

A François  Dubourg,  dit  La  Montagne,  autre  compa- 
gnon, pour  ses  apointemens  des  deux  derniers  quartiers 

1704  et  des  deux  premiers  1705  (4  p.) ioooH 

A Léonard  Mimpont,  dit  La  Roche,  autre,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (4  p.).  . . iooott 
A Claude  Bouchardon,  autre,  pour  idem  (4  p.).  1000^ 
A Henry  Chapelain,  garçon  fontainier,  pour  ses  gages 
des  deux  derniers  quartiers  1704  jusqu’au  24  may, 
comme  garçon  fontainier,  et  le  reste  du  deuxième  quar- 
tier comme  compagnon  (4p.) 585h  63  5d 

Au  sr  Drouard,  rocailleur,  et  à ses  héritiers,  pour 
l’entretien  des  rocailles  du  jardin  de  Marly  pendant  les 
deux  derniers  quartiers  1704  et  les  deux  premiers  170b 

(4p.) i8oott 

i3  février- 2 aoust  : à Nicolas  Bailly,  peintre,  pour 
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l’entretien  des  bronzes  sur  les  figures  et  vases  du  jardin 

de  Marly  pendant  le  même  temps  (2  p.) 800+* 

i3  février- 1 3 décembre  : à Gilles  Le  Moyne,  fon- 
deur, pour  l’entretien  des  ouvrages  de  cuivre  des  fon- 
taines pendant  le  même  temps  (4p.).........  600*+ 

i5  février- 1 3 décembre  : à Claude  Tarlé,  pour  l’en- 
tretien des  marbres  de  la  rivière  de  Marly  pendant  le 

même  temps  (4  p.  ) 1 2 1 5++ 

1er  mars- 1 3 décembre  : à Verdeneuil,  jardinier, 
pour  l’entretien  du  parc  et  des  rouîtes  de  la  foresl  de 
Marly  pendant  le  dernier  quartier  1704  et  les  trois  pre- 
miers 1705  (4  p.) 7800** 

A Hardy,  sculpteur,  pour  l’entretien  de  la  sculpture 
du  jardin  et  bosquet  de  Marly  pendant  le  même  temps 

(4p.) 600++ 

A Loistron,  jardinier  fleuriste,  pour  l’entretien  des 
fleurs  rares  de  la  pépinière  pendant  led.  temps  (4  p.). . 

2000++ 

A Guillaume  Dunet,  preneur  de  taupes,  pour  ses 

gages  pendant  led.  temps  (4  p.) 3oo*+ 

i5  mars  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  l’entretien 

de  l’horloge  de  Marly  pendant  1704 4o*+ 

26  avril  : à Vitry  fils,  fontainier  à Marly,  pour  ses 

gages  en  lad.  qualité  pendant  l’année  1704 3oo*+ 

2 4 may  : à Gilles  Ciiaruel,  couvreur,  à compte  de 

l’entretien  des  couvertures  de  l’année  1705 5oo++ 

a 5 février-i3  décembre  : au  s1’  Trippier,  chirurgien 
à Marly,  pour  ses  apointemens  et  fournitures  de  drogues 
pendant  le  dernier  quartier  1704  et  les  trois  premiers 

1705  (4  p.) 1000** 

Somme  de  ce  chapitre 471 68t+  9*  5d 

diverses  dépenses. 

29  mars-5  juillet  : à Jean  Courché,  marchand,  à 
compte  des  fournitures  de  doux  qu’il  fait  au  magasin  de 

Marly  (4  p.) 5oo** 

4 janvier-6  décembre  : à Matuurin  Pellerin,  mar- 
chand, à compte  des  perches  de  châteigniers , échalats 
et  petits  treillages  qu’il  a livré  au  magasin  de  Marly 

0 9 P-) ; 455o** 

ier  mars- 18  octobre  : à la  veuve  Pierre  Molière, 
chandelier,  à compte  du  suif  et  autres  ustencils  qu’il  a 
livré  au  magasin  de  Marly  en  îjoù  et  1705  (5  p.)... 

780*1 

4 janvier-22  novembre  : à Jean  Gautier,  charbonnier, 
à compte  du  charbon  de  bois  qu’il  a livré  au  magasin 
de  Marly  pendant  les  années  dernières  et  la  présente 

(+3  p-) « a 5go+t 

4 janvier-i3  décembre  : à François  Gautier,  vuidan- 


geur,  parfait  payement  de  37 54*+  i5\  à quoy  montent 
les  ouvrages  qu’il  a faits  au  château  de  Marly  en  1703 
et  1704  (5  p.) 734**  1 5 5 

7 juin- 1 3 décembre  : à Claude  Garnier,  grainetier, 

pour  44  septiers  de  graine  d’herbe  de  bas  pré  qu’il  a 
livré  au  magasin  (2  p.) 220** 

4 janvier-27  septembre  : à Jacques  Aymond,  battelier, 
pour  2 02  5 muids  de  sable  de  rivière  qu’il  a livré  au 
jardin  de  Marly  en  1704  et  1705  (8  p.).  1956+*  175  6!l 

26  avril  : à Jean-Antoine  Padelain,  ramonneur,  pour 

les  cheminées  qu’il  a ramonnées  au  château  de  Marly 
pendant  les  six  derniers  mois  1704 2 1 9**  1 3S 

i3  septembre:  à Pierre  Varisse,  autre,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonnées  pendant  les  six  premiers 
mois  1705 453**  2“ 

2 4 may- 18  octobre  : à Nolin,  géographe,  sur  les 
livi  •es  et  cartes  de  géographie  qu’il  a fournis  pour  les 
pavillons  des  Globes  de  Marly  (2  p.)..  45o** 

18  janvier  : à Louis  Legrand,  taillandier,  sur  les  ou- 
tils qu’il  a racomodez  et  fournis  au  magasin  en  1704  . . 
too** 

1e1  février  : à Antoine  La  Rue,  dessinateur,  pour  les 
papiers,  crayons,  couleurs  et  autres  fournitures  qu’il  a 
faites  pour  le  bureau  des  desseins  de  Marly  en  1703  et 
170Ù 175**  4S 

i5  mars  - 12  avril  : à François  Galin,  pour  les  jour- 
nées employées  par  extraordinaire  à l’inspeclion  des  nou- 
velles rouîtes  du  parc  de  Marly  en  1703  et  1704  (2  p.) 
348** 

27  septembre  : à Armand,  pour  le  papier,  crayon, 
encre  de  la  Chine  et  autres  fournitures  livrées  au  sr  Le- 
cuyer  pour  servir  aux  desseins  et  cartes  de  Marly.  1 o5** 

18  octobre  : à Nicolas  Renaud,  épinglier,  sur  les  pa- 
neaux  de  fil  de  fer  et  de  laton  qu’il  a livrés  au  nouveau 
garde-meuble  de  Marly 120** 

8 novembre  : à Charles-François  Polard,  pour 

2 4 contrecœurs  de  cheminées  aux  armes  du  Roy  qu’il  a 
fourni  pour  les  nouveaux  bâtimens 353**  12’ 

Somme  de  ce  chapitre 1 65 1**  i6s 

OUVRIERS  À JOURNÉES. 

4 janvier- i3  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé aux  réparations  du  château  de  Marly  depuis  le 
mois  d’octobre  1704  jusqu’au  mois  de  septembre  1705 
( 2 6 P-) 12622**  9*  6!l 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  magasin  de  Marly  pen- 
dant le  même  temps  (24  p.) 7740**  qs 

A ceux  qui  ont  travaillé  au  jdtdin  dud.  château  de 
Marly  pendant  le  même  temps  (47  p.)...  4634*+  a3  2d 
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A ceux  qui  ont  travaillé  à divers  changemens  dans  les 
bosquets  dud.  jardin  et  autres  ouvrages  de  terrasses 
( 1 8 p.) 9°-°6tt  65 

i 8 janvier  : à ceux  qui  ont  travaillé  à l’ile  de  la  pièce 
des  Carpes 48itt9s 

15  février- a 6 avril  : à ceux  qui  ont  rétabli  le  treil- 
lage dans  led.  jardin  (4  p.) 1079*1  4S  6d 

15-29  mars  : à ceux  qui  ont  rempli  les  glacières  du 
château  de  Marly(a  p.) i943H  i6‘ 

16  aoust- 27  septembre  : aux  peintres  et  sculpteurs 

qui  ont  travaillé  and.  château  (2  p.) 897^  i3s 

Somme  de  ce  chapitre  ....  384o5tt  9"  2d 

CHÂTEAU  DE  NOISY. 

1 5 février- 1 3 décembre  : aux  nommez  Pierre  Thierry, 
François  Thierry  et  Pierre  Hersan,  jardiniers,  ayans 
l’entretien  du  jardin  potager  de  Noisy,  pour  leurs  paye- 
mens  dud.  entretien  pendant  le  dernier  quartier  1704 
et  les  trois  premiers  1706  (4  p.) 8oott 

MACHINE  DE  LA  RIVIÈRE  DE  SEYNE. 


MAÇONNERIE. 

a5  janvier- 1 5 novembre  : à Mathurin  Loison  , ma- 
çon , pour  les  ouvrages  et  réparations  de  maçonnerie 
qu’il  a faits  aux  bâtimens  et  acqueducs  du  département 
delà  Machine  en  1704  et  1705  (2  p.)...  270*+  i6‘  id 
8 mars- 6 décembre:  à Silvin  Pergot  et  Jean  Jobois, 
maçons,  sur  tes  réparations  de  maçonnerie  qu’ils  ont 
faites  sur  la  digue  de  Croissy  et  au  réservoir  prèz  La 
Selle,  et  autres  endroits  delà  Machine,  en  1704  et  1705 

(4p.) 607++  1 55  iod 

12  juillet  : à Charles  Loison,  maçon,  pour  les  répa- 
rations de  maçonnerie  qu’il  a faites  en  la  dépendance  de 

la  Machine •' 82^2’ 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 960*+  i3s  nd 

terrasses. 

11  janvier- 22  mars  : à Antoine  Hémont,  voiturier, 
pour  les  terres  et  le  moilon  qu’il  a fournis  pour  réparer 
la  digue  de  Croissy  et  rétablir  l’aqueduc  de  La  Selle  ( 2 p.). 

i56« 

20  décembre  : à luy  et  Pottier,  pour  600  de  moilon 
qu’ils  ont  livré  pour  garnir  le  rempiètement  des  terres 

depuis  la  Machine  jusqu’à  l’estacade 192*1 

1 1 janvier- 2 3 aoust  : à Jean  Thierry,  terrassier,  pour 
ouvrages  de  terrasse  et  terres  qu’il  a enlevées  en  la  dé- 

CÛMPTES  DES  BÂTIMENTS.  IV. 


pendance  de  la  Machine,  et  nettoyement  des  aqueducs 

et  réservoirs  (6p.) 923** 

20  septembre- 20  décembre  : à luy,  pour  1 43  toises 
cube  de  conroy  qu’il  a faites  au  réservoir  de  Lucienne 

(5  p.) n48« 

Somme  de  ce  chapitre 24 19*1 

CHAHS  ET  PLÂTRE. 

11  janvier-6  septembre:  à Barthélemy  La  Rohe, 
chaufournier,  pour  45  futailles  de  chaux,  un  muid  de 
ciment  et  e5  pieds  de  pierre  de  taille  qu’il  a fournis 
pour  la  Machine  en  1704  et  1 706  (2  p.). . . 25o**  ios 
11  janvier  : à Thomas  Desrochers,  autre,  pour  i4  fu- 
tailles 1/2  de  chaux  qu’il  a fournies 65**  5S 

19  avril  : à Gilles  Juel,  plâtrier,  pour  cinq  muids  et 
huit  sepliers  de  plâtre  qu’il  a fournis  pour  les  réparations 

de  la  Machine  en  1704 70**  i3s  4d 

Somme  de  ce  chapitre 389**  8S  4d 

charpenterie. 

8 février-23  aoust:  à Gojard,  marchand  de  bois, 
pour  les  pièces  de  bois  de  charpente  qu’il  a livrées  pour 

l’entretien  de  la  Machine  (9p.) 3782^  6S  2'' 

17  may  : à Berier,  autre,  pour  102  toises  de  plan- 
ches qu’il  a livrées  pour  lad.  Machine . 62*1  1 4S 

i4  juin  : à Olivier  Hémon,  pour  i3o  bottes  de  chan- 

telle  qu’il  a livrées  pour  lad.  Machine 65** 

A Claude  Maillet,  pour  67  pièces  de  bois  d’hêtre 
qu’il  a livrées  pour  faire  des  aubes  autour  des  roues  de 

la  Machine i34** 

19  avril  - G septembre  : à Jean  Croix,  scieur  de  long, 
pour  les  bois  qu’il  a débités  en  aubes,  balanciers,  ma- 
driers et  lambourdes  servant  à redresser  les  chênes  de  la 

Machine  (3  p.) 491*1 1 9“ 

Somme  de  ce  chapitre 4485+1  igs  9d 

menuiserie. 

22  mars  : Toussaint  Michel,  menuisier,  pour  les  ou- 
vrages et  réparations  de  menuiserie  qu’il  a faits  au  dé- 
partement de  la  Machine  pendant  l’année  1704 

1 4 7++  ii“  8d 

3i  may- 20  septembre:  à luy,  pour  les  boules  de 
piston,  pompe  et  tampons  des  portes  et  croisées  de  la 


Machine  en  1704  et  1705  (2  p.) 269**  i3s 

Somme  de  ce  chapitre 417++  4S  8rl 

CUIRS. 


11  janvier-6  décembre  : à Pierre  Nollan,  corroyeur, 
pour  82  cuirs  forts  et  28  de  bazanne  qu’il  a livrés  pour 

77 
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les  pistons  des  corps  de  pompes  de  la  Machine,  à 3ol+ 
pièce  pour  les  cuirs  forts  et  8**  pièce  les  bazannes(i3  p.) 
a68P 

couverture. 

22  février- 16  may  : à Gilles  Charruel,  couvreur, 
parfait  payement  de  759*18%  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  couverture  qu’il  a faits  pour  l’entretien  des 

bâti  mens  pendant  1704  (2  p.) 35g+*  8" 

26  juillet-  11  octobre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  l’année  1705  (2  p.) 4oott 

Somme  de  ce  chapitre 759++  8S 

OUVRAGES  DE  FORGE  ET  DE  SERRURERIE. 

1 1 janvier- 3 may  : à Gaston  Martin,  serrurier,  par- 
fait payement  de  g3i5*l,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
forge  et  de  serrurerie  qu’il  a faits  à la  Machine  en  1704 

(7  p.) 33i5** 

i4  juin- 20  décembre  : à luy,  à compte  de  sesd.  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  (1 3 p.) 55oo*+ 

5 avril  : à Guillaume  Lampérier,  serrurier,  parfait 
payement  de  128**  5S  6d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  à la  Machine  en  1704..  . 67+*  6d 
1 4 juin  : à luy,  pour  les  fretages  de  boule  et  autres 

ouvrages  qu’il  a faits  en  170A . 1 9 att  igs  gd 

20  septembre  : à luy,  pour  l’entretien,  pendant  une 
année,  de  la  serrurerie  des  portes  et  croisées  des  bâti- 

mens  dépendans  de  la  Machine 5o** 

3 may- 20  décembre  : au  s1'  Lagué,  marchand  de  fer, 
pour  les  clouds  qu’il  a fournis  pour  les  bâches  et  balan- 
ciers de  la  Machine  en  1704  et  1700  (5  p.).  . 471*1  a5 
3i  may:  à Pierre  Huguet,  taillandier,  pour  les  outils 
de  charpentier  qu’il  a fournis  pour  le  service  de  la  Ma- 


chine en  1704  et  1705 1 1 1 +t 5S 

Somme  de  ce  chapitre 9707**  7’  3d 


plomberie. 

5 avril  : à Jacques  Lucas,  plombier,  pour  les  plombs 
qu’il  a fournis  pour  l’entretien  de  la  Machine  pendant 
l’année  dernière 333ttio34d 

HUILE  ET  POTS  À RRULER. 

a5  janvier-17  may  : à François  Renault,  chandelier, 
pour  les  chandelles,  terrines  pleines  de  suif,  et  autres 
ustencils  qu’il  a fournis  pour  l’utilité  de  la  Machine  en 
1703  et  1704  (2  p.) 712*1  7S  6d 

VITRERIE. 

3 février-i5  novembre:  à Paul  Gossette,  vitrier, 


pour  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits 
en  la  dépendance  de  la  Machine  de  la  rivière  de  Seyne 
pendant  1704  et  1705  (2  p.) i4Ctti3s 

PAVÉ. 

22  mars  : à Louis  Regxouf,  paveur,  pour  les  ouvrages 
et  réparations  de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépendance  de  la 
Machine  en  1704 24ott2s9d 

OUVRAGES  DE  CUIVRE. 

8 février- 11  octobre:  à Gilles  Le  Moyne,  fondeur, 
pour  l’entretien  qu’il  a fait  des  ouvrages  de  cuivre  des 
mouvemens  de  la  Machine  pendant  les  six  derniers  mois 
1704  et  les  six  premiers  1705  (4  p.) i4oo** 

DIVERSES  DÉPENSES. 

5 avril  : à Estienne  Langlois,  cordier,  pour  les  cor- 
dages, seaux,  balets  et  autres  marchandises  qu’il  a livré 

en  1704 48o*l  ios  6d 

8 mars-i5  novembre  : à Christophe  Roussel,  pour 
les  journées  de  la  voiture  à quatre  chevaux  pour  tirer  les 
bois  de  la  rivière  et  les  voiturer  aux  puisards  et  autres 
matéreaux  (4  p.) 43o** 

22  mars- 20  décembre  : à André  Bocantin,  pour  les 

ustencils  qu’il  a achepté  pour  les  réparations  de  la  Ma- 
chine et  autres  menues  dépenses  (6  p.) 384*1  13s 

23  mars  : à Pierre  Duval,  voiturier,  pour  les  bois 

de  charpente  qu’il  a voituré  pour  l’entretien  de  la  Ma- 
chine  87*1 

22  mars- 23  aoust  : à Jouan  , marchand,  pour  80  aunes 
de  couli  qu’il  a fourni  pour  recouvrir  les  joins  des  ma- 
driers du  fond  des  bâches  des  puisards  de  la  Machine 

(3p.) 65*1 1 5s 

28  juin  : à Louis  Massot,  charon,  pour  quatre  brouettes 
et  quatre  barres  qu’il  a livré  pour  le  service  de  la  Ma- 
chine  2 4** 

26  juillet  : à Jean  Padelain,  ramonneur,  pour  les 
cheminées  qu’il  a ramonné  aux  bâtirnens  de  la  Machine 

en  1704 1 8*1  1 os 

20  septembre  : à Henry  Lefebvre,  pescheur,  pour  12 
madriers  et  100  morceaux  d’aubes  et  autres  morceaux 
de  bois  qu’il  a pesché  au-dessous  de  la  Machine.  . . 2 5** 
i5  novembre  : à Nicolas  Hémont,  battelier,  pour 
avoir  rétabli  les  nacelles  des  étangs  de  Roquancourt,  Lu- 
cienne et  autres  ouvrages 84** 

i5  novembre:  à Pierre  Duval,  voiturier,  pour  voi- 
lures fournies  pour  l’entretien  de  la  Machine.  , . . i5o** 

Somme  de  ce  chapitre 1749*1  rj3  6d 
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ANNÉE  1705.  — C HÂTE  A 

OUVRIERS  À JOURNÉES. 

ii  janvier- 20  décembre  : aux  ouvriers  charpentiers 
et  autres  qui  ont  travaillé,  à la  journée  du  Roy,  pour  la 
conduite  de  la  Machine  depuis  le  mois  de  novembre 

170/1  jusqu’au  mois  d’octobre  170.5  (24  p.) 

, 12605b  iqs  3a 

Aux  compagnons  charpentiers,  employez,  à la  journée 
du  Roy,  au  lieu  des  entrepreneurs,  pour  leurs  journées 

pendant  le  même  temps  (2A  p.) 4564tt  6s7d 

3 février  : à ceux  qui  ont  rempli  de  glace  les  glacières 

de  la  Machine • • 67b  1 2S  6d 

Somme  de  ce  chapitre..  . . 17237b  i8s  Ad 

CHÂTEAU  DE  FONTAINEBLEAU. 

MAÇONNERIE. 

1 1 janvier- 2 2 février  : à Jacques  Varignon,  entrepre- 
neur, parfait  payement  de  3g538b  i5s  4d,  à quoy  mon- 
tent les  ouvrages  de  maçonnerie  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Fontainebleau  en  1703  et  170/1 

(2  p.) 1 4538b  1 5S  4d 

1 4 juin  - 20  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ouvrages 

pendant  la  présente  année  (10  p.) 34oob 

Somme  de  ce  chapitre.  ...  1 798 8tt  1 5S  4d 

terrasses  et  routes. 

11  janvier- 28  juin  : à Chastenay,  terrassier,  parfait 
payement  de  2362b  8S,  à quoy  montent  les  roches  qu’il 
a cassé  dans  les  rouîtes  de  la  forest  de  Fontainebleau  en 

1704  (4  p.) 862*+  8S 

i4  juin-ier  novembre  : à luy,  à compte  de  sesd.  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  1705  (7  p.)..  1800b 
5 avril- 1 2 juillet  : à Bernard  Cuassevant,  parfait  paye- 
ment de  3832tt  6S,  à quoy  montent  les  ouvrages  et  ter- 
rasses qu’il  a faits  sur  les  rouîtes  de  la  forest  de  Fontai- 
nebleau en  1703  et  1704  (5  p.) n32bos6d 

9 aousl-3o  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  (7  p.) 1800b 

Somme  de  ce  chapitre 55g4tt  8S  6d 

CHARPENTERIE. 

1 1 janvier  : à Jean- Jacques  Aubert,  charpentier,  sur 
ses  ouvrages  de  charpenterie  au  château  de  Fontaine- 
bleau  8oott 

28  juin- 20  décembre  : à Georges  Aubert,  autre,  sur 

idem  (7p.) 1600b 

11  janvier-12  juillet:  à Henri  Berrurier,  çharpen- 


U DE  FONTAINEBLEAU. 

lier,  parfait  payement  de  1809b  1 15  iod,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  aud.  château  en 

1704  (4  p.) 909+1  ns  iod 

9 aoust-ier  novembre  : à luy,  à compte  des  ouvrages 

qu’il  a faits  en  1705  (5  p.) q5ob 

Somme  de  ce  chapitre 4 2 5qb  1 1 s 1 od 

couverture. 

1 1 janvier-28  juin  : à Jacques  Grognet,  couvreur,  par- 
fait payement  de  to88b  12“  9e1,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  couverture  qu’il  a faits  au  château  de  Fontai- 
nebleau en  1704  (4  p.) 7 88+*  i2s9'1 

11  janvier- g aoust  : à Gilles  Charrdel,  autre,  par- 
fait payement  de  33o5b  i6s  8\  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  couverture  qu’il  a faits  aud.  château  en  170/1 
(a  p.) 5o5tti63  8d 

Somme  de  ce  chapitre. .....  1 2g4tt  5d 

menuiserie. 

11  janvier-28  juin  : à Thomas  Scauret,  menuisier, 
parfait  payement  de  44o2b  7“  à quoy  montent  ses  ou- 
vrages de  menuiserie  aud.  château  en  1704  (5  p.).  . . 
1 602^  7S  7d 

12  juillet- 20  décembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  1705  (8  p.)..  1800b 

11  janvier-9  aoust:  à Jean  Guesnon  et  Jean  Nelle. 
autres,  parfait  payement  de  45igb  6S  8d,  à quoy  montent 
les  ouvrages  de  menuiserie  qu’ils  ont  faits  aud.  château 
en  1704  (2  p.) • • • 2619b  6s8d 

1 1 janvier  : à Didier  Offroy,  menuisier,  poùr  les 
ouvrages  de  menuiserie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 
château  de  Fontainebleau  en  1704 io4ttiis8d 

5 avril-3i  may  : à François  Tiger,  charron,  à compte 
des  ouvrages  de  charonage  qu’il  fait  en  la  dépendance 

du  château  de  Fontainebleau  (2p.) 3oob 

Somme  de  ce  chapitre 64n6b  5S  1 id 

SERRURERIE. 

1 1 janvier-i"  novembre  : à Jacques-Philippe  Ros- 
signol, serrurier,  à compte  des  ouvrages  de  serrurerie 
qu’il  a faits  au  château  de  Fontainebleau  pendant  la  pré- 
sente année  (6  p.) i4oott 

3i  may:  à luy,  parfait  payement  de  352  2bi7s,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  serrurerie  qu’il  a faits  aud.  châ- 
teau en  1704  (6  p.).  . . 322b  17' 

Somme  de  ce  chapitre 1722b  17“ 

vitrerie. 

11  janvier- 3 1 may:  à la  veuve  Tisserant,  vitrier, 


77- 
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COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


parfait  payement  de  i320++  i5  7"*,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  vitrerie  quelle  a faits  au  château  de  Fontaine- 
bleau en  170/1  (4  p.) 5aott  15  7d 

6 septembre -1 5 novembre  : à elle,  ,4  compte  de  sesd. 

ouvrages  pendant  la  présente  année  (3  p.) 600++ 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 20++  is  7d 

PLOMBERIE. 

1 1 janvier- 20  décembre  : à Jacques  Lucas,  plombier, 
à compte  des  ouvrages  de  plomberie  qu’il  a faits  au  châ- 
teau de  Fontainebleau  pendant  les  années  1704  et  1705 
(4  p.) i3oo++ 

PEINTURE. 

11  janvier- 28  juin  : à Henry-François  Fontenay, 
peintre,  parfait  payement  de  1387++  i4s  iod,  à quoy 
montent  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu’il  a faits  aud. 
château  de  Fontainebleau  en  1704  (4  p.).  587++  i4s  iod 
9 aoust-6  septembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  l’année  1705(3  p.  ) 4 5o+t 

2 3 aoust  : à Claude  Audran,  peintre,  à compte  des 
ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits  en  la  dépendance  dud. 

château 3oo++ 

1 1 janvier  : à Paul  Dufaux,  doreur,  parfait  payement 
de  2106++  igs  5d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de  pein- 
ture et  de  dorure  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du  châ- 


teau de  Fontainebleau  en  1703 206++  19*  5d 

Somme  de  ce  chapitre.. ..  . . i544++  i4s  3d 

marbrerie. 


9 aoust  : à Pierre  Lisqui  et  Claude  Tarlé,  marbriers, 
parfait  payement  de  1020++,  à quoy  monte  le  pavé  de 
pierre  de  liais  blanche  et  de  pierre  de  Caen  noire  qu’ils 
ont  fait  et  employé  à la  réparation  de  la  Gallerie  des 
Cerfs  du  château  de  Fontainebleau  en  1704..  . . 120++ 
23  aoust-  i5  novembre  : aud.  Tarlé,  sur  les  ouvrages 
de  pavé  de  marbre  qu’il  fait  aud.  château  pendant  la 


présente  année  (5  p.) 1200++ 

Somme  de  ce  chapitre i320++ 


PAVÉ. 

11  janvier-28  juin  : à Estienne  Marchand,  paveur, 
pour  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  en  la  dépendance 
du  château  de  Fontainebleau  pendant  l’année  1704 

(2  p.) 275*1  1 is  4d 

9 aoust- 23  septembre  : à luy,  à compte  de  ses  ou- 
vrages pendant  la  présente  année  ( 2 p.) 3oo++ 

Somme  de  ce  chapitre 57  5+t  1 1 * 4d 


DIVERSES  DÉPENSES. 

11  janvier  : au  sr  La  Tour,  concierge  du  château  de 

Fontainebleau,  parfait  payement  de  534++  6S  4d,  à quoy 
montent  les  planches  qu’il  a fait  mettre  en  couleur  et 
frotter  pendant  l’année  1704 334++  6S  4d 

2 3 septembre  : à luy,  à compte  desd.  ouvrages  pen- 
dant la  présente  année  1705 200** 

5 janvier  : au  sr  de  Cotte  le  jeune,  contrôleur  à Fon- 

tainebleau, pour  les  voyages  qu’il  a faits  pour  le  service 
du  Roy,  de  Fontainebleau  à Versailles  et  autres  endroits, 
pendant  1704 1 4 85++ 

3i  may  : à Labrie,  pour  le  blé  qu’il  a fourni  pour  la 
nourriture  des  perdrix  et  faisans  des  parquets  de  Fon- 
tainebleau en  1704 548++ 

12  juillet  : aux  habitans  de  Fontainebleau  et  d’Àvon, 
pour  les  terres  qu’ils  ont  ensemencées  aux  environs  de 
Fontainebleau  en  1702  et  recueillies  en  1703.  . 378++ 

6 septembre  : à Nicolas  Varin,  jardinier,  pour  les 

treillages  qu’il  a faits  dans  le  parc  du  château  de  Fon- 
tainebleau en  1705 228++ 

1 5 novembre  : à M.  le  marquis  de  Saint-Hérent,  pour 
la  dépense  qu’il  a faite  pour  la  nourriture  et  achapts  des 
perdrix  et  faisans  des  parquets  de  Fontainebleau  pen- 
dant la  présente  année g83++  2“ 

A Pierre  Varis,  ramonneur,  pour  les  cheminées  qu’il 
a ramonné  en  la  dépendance  du  château  de  Fontaine- 
bleau pendant  la  présente  année 1 66++  19“ 

Somme  de  ce  chapitre 432 3++  7*  4d 

ENTRETIENS  DE  FONTAINEBLEAU. 

ier  mars- 23  septembre  : à La  Brie,  garde  des  par- 
quets des  environs  de  Fontainebleau , pour  ses  gages  de 
l’année  dernière  1704  (4  p.) 700++ 

A luy,  pour  ses  gages  en  qualité  de  garde  des  palis 
pendant  le  même  temps  (4p.) 3oo++ 

A luy,  pour  ses  gages  en  qualité  de  garde  des  rouîtes 
pendant  le  même  temps  (4p.) 3oo++ 

A Couturier,  fontainier,  ayant  l’entretien  des  con- 
duites de  fer,  de  grais,  tant  dedans  que  dehors  le  parc, 
pour  ses  gages  de  l’année  1704  (4  p.) 4oo++ 

1"  mars- 20  décembre  : à la  veuve  Simon,  tutrice  de 
ses  enfans,  ayans  celuy  des  palis  des  sept  parquets, 
pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (4  p.).  120++  1 5’ 

3i  may  - 20  décembre  : à Gitton  et  La  Glaine,  pour 
le  labour,  fumage  et  semage  des  onze  parquets  des  envi- 
rons de  Fontainebleau  pendant  les  deux  derniers  quar- 
tiers 1704  et  les  trois  premiers  1705  (3  p.) 

io3o++  1 2S  6d 
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ANNÉE  1705.  — CHÂTEAU  DE  CHAMBORD. 
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3i  may-23  septembre:  à Chassevant,  pour  l’entre- 
tien des  routtes  de  la  forest  pendant  les  six  derniers  mois 

170A  et  les  six  premiers  1706  (a  p.) 101 2^  1 o3 

9 aoust  : au  s1  d’Hervaux,  pour  le  nettoyement  des 
cours  des  offices,  du  Cheval  blanc,  des  héronnières  et 
autres  pendant  les  six  derniers  mois  1704.-  . . 97^  A3 
A Simon  Courcelles,  pour  celui  des  cour  ovalle,  des 

fontaines  et  autres  pendant  idem g3H  i33  id 

À Nicolas  Martin,  pour  celuy  des  fossez  du  château 

pendant  le  même  temps abtt  6S  3'1 

Somme  de  ce  chapitre Ao8ott  o3  iod 

OUVRIERS  À JOURNÉES. 

11  janvier- 20  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé, à la  journée  du  Roy,  en  la  dépendance  du  château 
de  Fontainebleau,  et  autres  dépenses  faites  depuis  le 
7 décembre  170/1  jusqu’au  21  novembre  1705  (12  p.). 
8628^  g3  1 od 


CHATEAU  DE  CHAMBORD. 


DIVERSES  DÉPENSES. 

17  may  : au  sr  Chuppin,  contrôleur  à Chambord,  pour 
les  menues  dépenses  qu’il  a faites  pour  le  service  du  Roy 
au  château  de  Chambord  pendant  la  présente  année  1706 

65ttgs/id 

Aux  ouvriers  et  voituriers  employez  à divers  ouvrages 
en  la  dépendance  du  château  pendant  170/1  et  1705.  . 

79H  53 

17  may- 20  décembre  : au  s1  de  Rellefonds,  con- 
cierge du  château  de  Chambord , pour  le  soin  qu’il  a eu 
de  l’horloge  dud.  château  pendant  le  dernier  quartier 

170/1  et  les  trois  premiers  1705  (3  p.) bo1* 

Somme  de  ce  chapitre 1 9 Att  1 A3  A'1 

MAÇONNERIE. 

17  may  : à Jean  Goudon,  entrepreneur,  pour  les  ou- 
vrages et  réparations  de  maçonnerie  qu’il  a faits  dans  la 
dépendance  du  château  de  Chambord  pendant  170A  . . . 

i32tt6s8d 

17  may- 20  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  des 
ouvrages  de  maçonnerie  pendant  le  dernier  quartier  170A 

et  les  trois  premiers  1705  (3  p.) , . . . . 200^ 

Somme  de  ce  chapitre 332^  63  8'1 

PAVÉ. 

17  may- 20  décembre  : à Philipe  Guilvin,  paveur, 
pour  l’entretien  du  pavé  et  nettoyement  des  herbes  des 


cours  du  château  de  Chambord  pendant  le  dernier  quar- 
tier 170A  et  les  trois  premiers  170b  (3  p.).  . . . 200tt 
20  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  pavé  qu’il 

a faits  aud.  château  en  1705 iooti 

Somme  de  ce  chapitre 3oott 

CHARPENTERIE. 

17  may  : à Guillaume  Blin,  charpentier,  pour  les 
ouvrages  qu’il  a faits  au  château  de  Chambord,  outre 

son  entretien  ordinaire,  pendant  170A 3111 

17  may- 20  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  de  la 
charpenterie  du  château  et  dépendances  pendant  le  der- 
nier quartier  170A  et  les  trois  premiers  1705  (3  p.)  . . 

r . 3ooH 

À luy,  sur  les  réparations  de  charpenterie  qu’il  a faites 
au  palis  des  faisanderies  et  remises  à gibier  pendant 

170A  et  1705  (3  p.) 8oott 

Somme  de  ce  chapitre 1 1 3 iti 

COUVERTURE. 

17  may  : à Joseph  Tesnier,  couvreur,  pour  les  ou- 
vrages de  couverture  qu’il  a faits  en  la  dépendance  du 
château  de  Chambord,  outre  son  entretien  ordinaire, 

pendant  l’année  170A i73tt  i8s  Ad 

17  may- 20  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  desd. 
ouvrages  de  couverture  pendant  le  dernier  quartier  170A 

elles  trois  premiers  1705  (3  p.) 360^ 

Somme  de  ce  chapitre 533^  183  Ad 

VITRERIE. 

1 7 may  : à Claude  Desairs,  vitrier,  pour  les  ouvrages 
de  vitrerie  qu’il  a faits  en  la  dépendance  dud.  château, 

outre  son  entretien  ordinaire , en  1 70A 82^18’  6d 

9 aoust- 20  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  qu’il  a 
fait  de  la  vitrerie  dud.  château  pendant  le  dernier  quar- 
tier 170A  et  les  trois  premiers  1705  (3p.)...-  1 20tt 
9 aoust  : à luy,  sur  la  vitrerie  et  grosse  peinture  qu’il 
fait  aux  croisées  neuves  faites  en  1702  et  1703.  . . Aots 
Somme  de  ce  chapitre 2 /i2tt  1 83  6d 

MENUISERIE. 

17  may  : à Estienne  Tassin,  menuisier,  pour  les  ou- 
vrages de  menuiserie  qu’il  a faits  au  château  de  Chambord , 

outre  son  entretien  ordinaire,  en  170 A.. 2 6tt 

17  may-20  décembre  : a luy,  pour  1 entretien  de  la 
menuiserie  pendant  le  dernier  quartier  170A  et  les 

trois  premiers  1700  (3p.) 

Somme  de  ce  chapitre i66tt 
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SERRURERIE. 

1 7 may  : à Simon  , serrurier,  pour  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  aud.  château  pendant  l’année 

dernière  170 4 1 3+t  33 

17  may- 20  décembre  : à luy,  pour  l’entretien  de  la 
serrurerie  pendant  le  dernier  quartier  170/1  et  les  trois 
premiers  1705  (3  p.) 20ott 

Somme  de  ce  chapitre ai3H  3S 

CHÂTEAUX  DE  MEUDON  ET  DE  CHAVILLE. 


MAÇONNERIE. 

11  janvier- 20  décembre  : à Jacques  Varignon  et 
Pierre  Le  Maistre,  entrepreneurs,  à compte  de  la  ma- 
çonnerie qu’ils  font  au  château  de  Meudon  (i4  p.) 

720ott 

5 avril -6  décembre  : à Jacques  Blanchard,  entre- 
preneur, à compte  des  ouvrages  et  réparations  de  maçon- 
nerie qu’il  fait  en  la  dépendance  des  châteaux  de  Meudon 


et  de  Chaville  (6p.) i45ott 

20  décembre  : à luy,  sur  ses  ouvrages  de  maçonnerie 

aux  étangs  de  Vrïlaeoublay  et  de  Loupendu 2oott 

Somme  de  ce  chapitre 885ott 

TERRASSES  ET  JARDINAGES. 


3 may  : à Antoine  Chevalier,  jardinier,  pour  le  tra- 
vail qu  il  a fait  faire  pour  rebattre  les  allées  en  recoupe 

du  grand  parterre  du  château  de  Meudon 1 1 0tt 

22  février  : a Jean  de  Bouré  , dit  Desmoulins,  terras- 
sier, à compte  du  salpêtre  qu’il  voiture  pour  le  Mail  de 

Meudon l8ott 

6 décembre  : à luy,  pour  le  crottin  de  mouton  qu’il  a 
fourni  et  voiture  pour  l’orangerie  de  Meudon  en  1705. 

i63«  i55 

ll  may~i2  juillet  : a luy  et  Goret,  pour  la  terre 
d égout  qu  ils  ont  fourni  et  voiture  pour  les  orangers  de 

Meudon  (2  p.) 420^1*  3d 

28  juin- 6 décembre  : à Salmon,  terrassier,  pour  les 
mauvaises  terres  qu’il  a enlevées,  les  recoupes  qu’il  a 
raportées  sur  la  moitié  de  la  terrasse  des  maronniers, 
et  autres  ouvrages  de  terrasse  qu’il  a faits  en  la  dépen- 
dance du  château  de  Meudon  (3  p.) 876^  195  6d 

5 avril- 3 1 may  : à La  Tronce,  terrassier,  parfait 
payement  de  ii55tt,  a quoy  monte  le  régallement  qu’il 
a fait  à la  roulte  à gauche  de  la  patte  d’ove  du  Vertu- 
gadin,  dans  les  jardins  bas  de  Meudon  (2  p.). . . 255+t 
1/1-28  juin  .-  à luy,  pour  les  transports  de  terre  et 


de  recoupes  qu’il  a faits  sur  la  terrasse  des  maronniers  de 

l’avant-cour  de  Meudon  (2  p.) 354^  i2s 

12  juillet- 1er  novembre  : à luy,  pour  le  travail  qu’il  a 
fait  au  bassin  de  L’Hermitte  et  aux  conroys  des  bassins 
des  fontaines  de  Meudon  en  1704  et  1705,  et  autres 

ouvrages  (2  p.) 227tt7snd 

20  décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  de  terre,  de 
sable  et  de  conroy  qu’il  a faits  dans  les  jardins  de  Meu- 

don 3oo« 

17  may  : a hiv,  Collot  et  Garnier,  pour  ouvrages  de 
terrasse  et  régallement  d’allées  qu’ils  ont  faits  à une 

routte  du  côté  de  Fleury  dans  les  jardins  de  Meudon.  . 

32itt 

28  juin-g  aoust  : auxd.  Collot  et  Garnier,  pour  avoir 
déchargé  trois  batteaux  de  recoupe,  envoyez  de  Paris 
au  port  des  Moulineaux,  et  autres  ouvrages  de  terrasse 

(2  P*) 2 98B  is8d 

17  may  : à Simon  Loin,  jardinier,  pour  le  labour 
d’automne  et  du  printemps  qu’il  a donné  aux  jeunes 

bois  des  jardins  hauts  de  Meudon g3tt  6S  8d 

1e1  novembre  : à Vincent  Touchard,  jardinier  de  Cha- 
ville, pour  les  charmilles  qu’il  a esserpillées  et  le  treil- 
lage qu’il  a fait  dans  le  jardin  de  Chaville.  . . 232tt  is 
3-17  may  : a Mathieu  Pierre,  jardinier,  pour  les 
ouvrages  qu’il  a faits  à battre  le  mail  du  château  de  Meu- 

don  (2  p.) 500tt 

1“  novembre  : à luy,  pour  avoir  labouré  le  gazon  de 
l’allée  du  pourtour  extérieur  des  cloistres  et  autres  ou- 

vraSes 2 00tt 

28  juin  : à Gabriel  Pierre,  jardinier,  pour  avoir 
régallé  et  battu  les  recoupes  qui  ont  esté  portées  sur 
toute  la  superficie  de  la  terrasse  des  maronniers  et  de 
l’avant-cour  de  Meudon 247^9’ 

Somme  de  ce  chapitre ^779tt  i4s 

COUVERTURE. 

8 mars-i  1 octobre  : à Jacques  Lelong,  couvreur, 
pour  l’entretien  des  couvertures  des  châteaux  de  Meudon 
et  de  Chaville  pendant  l’année  dernière  1704  (3  p.).  . 

1100tt 

6 décembre  : à luy,  sur  les  ouvrages  qu’il  a faits, 


outre  son  entretien,  à Meudon  et  Chaville 3oott 

Somme  de  ce  chapitre j4ooh 

CHARPENTERIE. 


Ie'  novembre  : à Gromet,  marchand,  pour  le  bois  de 
charpente  qu’il  a fourni  pour  les  ouvrages  du  château 
de  Meudon,  en  1704 47^10’ 


1229  ANNÉE  1 7 0 5.  — CHÂTEAUX  DE 

CONDUITES  DE  FER  ET  DE  GRAIS. 

2 5 janvier-26  juillet  : à Louis-François  Pollard,  pour 
l’entretien  de  toutes  les  conduites  de  tuiaux  des  fontaines 
du  château  de  Meudon,  tant  dedans  que  dehors  le  parc, 

pendant  170A  (2  p.) 3087*1  10 

26  juin-20  septembre  : à luy,  sur  les  conduites  qu’il 

a fournies  depuis  l’année  1699  (A  p.) 2000** 

12  juillet  : à luy,  pour  l’entretien  des  rigolles  en  de- 
dans et  en  dehors  le  parc  de  Meudon  pendant  les  six 

derniers  mois  170A ^07**  10 

Somme  de  ce  chapitre 5 3 A 5 1* 

MENUISERIE. 
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6 décembre  : à luy,  sur  sesd.  ouvrages  jusqu’au 
icr  novembre  de  la  présente  année  170a 92**  ‘6 


Somme  de  ce  chapitre 2go5H  53  3'1 

VITRERIE. 

22  février-G  décembre  : à Charles  Pougeois,  vitrier, 
sur  les  ouvrages  et  réparations  de  vitrerie  qu’il  a faits 
aux  châteaux  de  Meudon  et  de  Chaville  en  170  A et 
1 7°5  ( 9 P-) ir75°^ 

PAVÉ. 

26  juillet— 1 5 novembre  : à Louis  Rkgnouf,  paveur, 
sur  les  ouvrages  de  pavé  qu’il  a faits  au  château  de 
Meudon  pendant  la  présente  année  (5p.) îqoot 


25  janvier  : à Jean  Tarnot,  menuisier,  pour  1 entre 
lien  et  nettoiement  qu’il  a faits  des  galliottes  étans  sur 

les  étangs  de  Meudon,  en  170/1 7 ^ 

17  may  : à Chauvin,  menuisier,  pour  les  caisses  qu’il 
a faites  pour  l’orangerie  du  château  de  Chaville  pendant 

la  présente  année ^A** 

22  février-20  décembre  : à François  Cartel,  menui- 
sier, sur  les  caisses  qu’il  fait  pour  les  orangers  de  Meu- 
don et  autres  ouvrages  de  menuiserie  (11  p.).  • 3200** 
5 avril-20  décembre  : a Louis  Marteau,  menuisier, 
parfait  payement  de  26A3**  19*  f,  à quoy  montent  les 
doubles  châssis  de  l’apartement  neuf  de  Meudon  et  le 
lambris  qu’il  a faits  pour  l’apartement  de  M.  de  Joyeux 

and.  Meudon,  en  170A  (5  p.) 22A3tt  19  7 

1 1 janvier  : à Jean  Nelle  et  Jean  Guesnon,  menui- 
siers, pour  les  journées  qu’ils  ont  employées  aux  ou- 
vrages de  menuiserie  du  château  de  Meudon..  . • 507*1 
22  mars  : aud.  Guesnon,  pour  deux  petites  tribunes 
de  menuiserie  qu’il  a faites  a la  tribune  de  la  chapelle  de 
Meudon 616*1 

Somme  de  ce  chapitre 6775*1  19’ 7'1 

SERRURERIE. 


11  janvier- 2 2 mars  : à Thomas  Valleren,  serrurier, 
parfait  payement  de  i53o**  iAs,  à quoy  montent  les  ou- 
vrages de  serrurerie  qu’il  a faits  aud.  chateau  en  170  A , 

(2  p.) i23o**  iA 

19  avril- 1 5 novembre  : a luy,  a compte  de  ses  ou- 
vrages et  réparations  de  serrurerie  pendant  la  présente 

année  (5  p.) i5oo** 

26  juillet  : à Antoine  Dupuis,  serrurier,  parfait  paye- 
ment de  2 A 87*1  8 5 3d,  à quoy  montent  les  ouvrages  de 
serrurerie  qu’il  a faits  aux  châteaux  de  Meudon  et  Cha- 
ville depuis  1702  jusqu’au  ier  juillet  1705.  . 8att  8S  3J 


PEINTURE. 

3i  may-11  octobre  : à Nicolas  Tiercelin,  peintre, 
sur  les  ouvrages  de  grosse  peinture  qu  il  a faits  aux  châ- 
teaux de  Meudon  et  de  Chaville  (A  p.) 760^ 

3i  may  : à Jean-Baptiste  Fontenay,  peintre,  pour 
les  ouvrages  de  peinture  qu’il  a faits  aux  bassins  des 

fontaines  des  jardins  de  Meudon 607*’ 

3i  janvier  1706  : à luy,  parfait  payement  de  i3oo** 
pour  treize  tableaux  qu’il  a fournis  au  petit  apartemeni 

de  Monseigneur 70ort 

2 6 juilleL-i  1 octobre:  à Guillaume  Desauzières,  pein- 
tre et  doreur,  sur  les  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits 
aux  paniers  de  fleurs,  enfans  et  bouquets  des  fontaines 

de  Meudon  (2  p.) ^oo*1 

Somme  de  ce  chapitre 2667** 


SCULPTURE. 

25  janvier  : à Jacques  Desjardins,  sculpteur,  poui 
avoir  doré  et  remis  en  couleur  plusieurs  ouvrages  de 
bronze  des  apartemens  du  château  de  Meudon  en  170  A 
1 8 A**  ios 

5 avril  : aux  nommez  Armand  et  Monthean,  sculp- 
teurs, pour  les  réparations  qu’ils  ont  faites  aux  rocailles 
de  plomb  des  fontaines  de  la  dépendance  du  château  de 

Meudon  pendant  la  présente  année 399' 

Somme  de  ce  chapitre A83**  ios 


diverses  dépenses. 

2 5 janvier  : à Julien  Lory,  horlogeur,  pour  les  ou- 
vrages et  dépenses  extraordinaires  qu’il  a faits  à 1 hor- 
loge et  au  cadran  à vent  du  château  de  Meudon  en  1 70  A 

b 28*1  A* 

ier  mars  : au  sr  L’Abbé,  pour  l’achapt  de  treize  petits 
batteaux  pour  les  estangs  de  Chaville A 5 2**  10 
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19  avril  : à Regnaud,  épinglier,  pour  les  ouvrages  de 

lil  de  fer  qu’il  a faits  à Meudon  en  170 4 126^ 

A Bon  Briot,  miroitier,  pour  les  ouvrages  qu’il  a 

faits  à Meudon  en  1706 970++  ios 

3 may  : a Valentin  Lopin,  fontainier,  pour  une  ma- 
chine qu’il  a faite  pour  le  château  de  Meudon  pour 

lever  et  transporter  de  gros  arbres  dans  les  jardins 

644++  4S 

3i  may- 12  juillet  : à François  Sorin,  marchand, 
pour  le  bray  qu’il  a fourni  pour  les  balteaux  du  parc  de 
Chaville  (2  p.) 1 1 8+t  1 5S 

20  décembre  : à Pierre  Varis,  pour  les  cheminées 
qu’il  a ramonné  à Meudon  et  Chaville  en  170/1..  . 96+* 

Somme  de  ce  chapitre 1 735++  8S 

ENTRETIENS  DE  MEUDON  ET  CHAVILLE. 

25 janvier- 26  juillet:  à Antoine  Chevalier, jardinier, 
pour  l’entretien  des  parterres  et  orangerie  de  Meudon 

pendant  l’année  170/1  (2p.) 38/17^  ios 

A Charles  .Janson,  pour  l’entretien  des  jardins  bas  du 
Vertugadin  et  de  l’allée  en  face  du  château  de  Meudon 
depuis  la  grille  d’eau  jusqu’au  mur  de  clôture,  pour  idem 

(3  P-) 334o++  1 5* 

A Simon  Loing,  pour  l’entretien  des  jardins  hauts  de 
la  grande  avenue  en  face  du  château  de  Meudon,  des 
nouvelles  allées  et  dumail,  pour  idem  (2  p.).  2828++  i55 
A Eustache  Ragon,  pour  l’entretien  des  ifs  de  l’avant- 
cours,  de  21  routtes  dans  les  petits  bois,  de  la  petite  ri- 
vière et  de  l’allée  de  communication,  idem  (2  p.) 

1620++ 

A François  Ragon,  pour  ccluy  des  jardins  potagers  de 

Meudon,  idem  (2  p.) 3087*+  io‘ 

A Valentin  Lopin,  fontainier,  pour  celuy  des  moulins, 

idem  (s  p.) 9ii8+tios 

A Julien  Chevillard,  pour  celuy  des  fontaines  de 

Meudon  (2  p.) i3o3++i56 

A Vincent  Touchard,  pour  celuy  des  jardins  et  oran- 
gerie de  Chaville,  idem  (2  p.) 2733H 

A Louis  Fiat,  pour  celuy  des  fontaines  de  Chaville, 

idem  ( 3 p. ) 1822++ 108 

A Jacqurs  Thuret,  jardinier,  pour  celuy  du  parc  de 

Chaville,  idem  ( 2 p.) 911^5’ 

A André  Boisselet,  autre,  pour  celuy  du  parc  d’Ursine 

à Chaville,  idem  (2p.) 1012tt  ios 

A Jean-François  Chevillard,  garçon  fontainier,  idem 

(3  P-) •' 54o++ 

A Jean  Fiat,  autre,  idem  (2p.) 540tt 

A Antoine  Hautecampagne,  autre,  idem  (2  p.)..  54ott 
A Louis  Iiat  le  jeune,  autre,  idem  (2  p.).  . . . 440tt 


A la  mère  Besnard,  sur  le  nettoyement  des  cours  du 

château  (2p.) 3o3++i58 

A Charles  Le  Roux,  sur  celuy  des  cours  de  Chaville, 

idem  (2p.) 100++ 

A Pierre  Prévost,  sur  les  taupes  qu’il  a pris  pendant 

le  môme  temps  (2p.) 50o++ 

3 may  : à Julien  Lory,  pour  l’entretien  dud.  château 

pendant  l’année  170/1 ;10tt 

6 septembre  : à Louis  Regnard,  jardinier  de  la  mai- 
son de  M.  Courtin,  pour  ses  gages  des  six  derniers  mois 

1 7°^ 3oo+* 

Somme  de  ce  chapitre 27879!+  i5s 

ouvriers  à journées. 

11  janvier- 20  décembre  : aux  ouvriers  qui  ont  tra- 
vaillé , a la  journée  du  Roy,  en  la  dépendance  du  château 
de  Meudon  depuis  le  7 novembre  170/1  jusqu’au  3i  oc- 
tobre 1 705  (2 4 p.) 12275++  9S  8d 

11  janvier -6  décembre:  à ceux  qui  ont  travaillé  à 

Chaville  et  dépendances  (6  p.) 35 1++  gs  6J 

8 février  : à ceux  qui  ont  rempli  les  glacières  de  Meu- 
don et  de  Chaville  (2  p.) 55gtt  a<i 

Somme  de  ce  chapitre  ....  1 3 1 83++ 18  4d 
RIVIÈRE  D’EURE. 

3i  may  : au  s1  Moissonnet,  parfait  payement  de  800++ 
qui  luy  ont  esté  accordez  par  le  Roy  pour  son  dédom- 
magement de  la  maison  à luy  apartenant,  sçize  à Mainte- 
non , qui  a esté  ruynée  par  les  travaux  du  grand  acqueduc 

de  la  rivière  d’Eure 400tt 

28  mars  1706  : a Martin  Collin,  entrepreneur,  par- 
lait payement  de  5200++,  à quoy  montent  les  ouvrages  et 
réparations  de  maçonnerie  qu’il  a faits  pour  rélargir  le 
pont  rouge  de  Maintenon  en  170/1 8200+* 

APOINTEMENS  REMPLOYEZ  À LA  RIVIERE  D’EURE. 

+ " avril- 3i  décembre  : au  ss  Pigoreau,  chargé  delà 
direction  des  travaux  de  l’aqueduc  de  la  rivière  d’Eure, 
pour  ses  apointemens  de  la  présente  année  1705(4  p.). 

* 1 5oo++ 

ie  juillet- 3 1 décembre  : àBoiTEL,  éclusier  à Main- 
tenon,  pour  ses  gages  de  la  présente  année  1705  (4  p.). 

365++ 

Somme  de  ce  chapitre 1 865+t 

APOINTEMENS  D’EMPLOYEZ. 

4 janvier- 3 1 décembre  : au  sr  Marigner,  pour  ses 
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ANNÉE  1 705.  — APPOINTEMENTS  D’EMPLOYÉS. 


apointemens  des  trois  derniers  mois  170  A et  de  l’année 
1 705 , y compris  ceux  de  ses  deux  commis  et  frais  de  bu- 
reau (5  p.) i3ooott 

Au  sr  de  Cotte,  architecte  ordinaire  et  contrôleur  à 
Paris,  pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  mois  170A 
et  de  l’année  1706,  y compris  ia5ott  pour  ceux  de  son 

commis  pendant  le  même  temps  (5p.) 1 ia5ott 

â janvier  : aud.  de  Cotte,  intendant  des  Bâtimens, 
contrôleur  du  bâtiment  de  l’église  de  l’hostel  royal  des 
Invalides,  pour  ses  apointemens  en  lad.  qualité  pendant 

l’année  dernière  1 70 A 2 5oott 

h janvier- 3 1 décembre  : au  sr  abbé  de  Noserines, 
aumosnier  des  Bâtimens,  pour  sa  pension  pendant  les 

années  170A  et  1705  (2  p.) 7°°tt 

A janvier  : à Mademoiselle  Chéron,  de  l’Académie 
rovalle  de  peinture  et  sculpture  établie  au  Louvre,  par 
gratification  ordinaire,  en  considération  de  son  mérite  et 
du  progrez  qu’elle  fait  dans  la  peinture  et  dans  les  beaux- 

arts Aoott 

A Madeleine  Boulogne  l’aînée,  de  lad.  Académie,  pour 

la  même  gratification Aoott 

11  janvier- 8 novembre  : à Olivier  Fleurant,  fils 
d’OLiviER,  ancien  jardinier  de  Trianon,  pour  la  pension 
qui  luy  a esté  accordée  par  S.  M.  pendant  les  six  der- 
niers mois  1703,  l’année  170 A et  les  six  premiers  mois 

170b  (2  p.) 6oott 

18  janvier  : au  sr  Boulogne  l’aîné,  peintre,  pour  la 
pension  qui  luy  a esté  accordée  par  S.  M.  pendant  l’an- 
née 1 70 A Aoott 

Au  sr  Boulogne  le  jeune,  autre,  pour  idem.  . . Aoott 
18  janvier- 3i  décembre  : au  sr  Germain,  inspecteur 
à cheval  des  plants,  pour  ses  apointemens  des  trois  der- 
niers mois  170^  et  de  l’année  1705  (5  p.).  . . i5oott 
Au  sr  Girard,  inspecteur  à la  pépinière  du  Roulle, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (5  p.).  . 

750^ 

A Louis-Clément  Garnier,  jardinier  de  lad.  pépinière, 
pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (5  p.).  . 

i5oott 

1"  février -8  novembre  : au  sr  Andrieux,  toiseur,  pour 
ses  apointemens  des  six  derniers  mois  1706  et  six  pre- 
miers 1705  (A  p.) 2000tt 

Au  sr  Andrieux  fils,  aydanl  aux  toisez,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (A  p.) 365+t 

Au  sr  La  Boulaye,  employé  aux  vitres,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (A  p.) 900^ 

Au  sr  Tanevot  fils,  inspecteur  au  château,  pour  idem 
(Ap.) 9°°tt 


Au  sr  Serin,  inspecteur  au  potager,  pour  idem  (A  p.). 

6oott 

Au  s1  Rennekin,  charpentier  liégeois,  employé  à la 

Machine,  pour  idem  (A  p.) i8oott 

Au  sr  Lescuier,  architecte  et  inspecteur  à Marly,  pour 
ses  apointemens  du  dernier  quartier  170A  et  des  trois 

premiers  1700  (A  p.) 3ooott 

A Montreuil,  inspecteur,  pour  ses  apointemens  pen- 
dant le  même  temps  (A  p.) 1200tt 

A Gallin,  garde-magasin,  pour  idem 6oott 

8 février- 3 1 décembre  : à Villeneuve,  inspecteur  au 
Perray,  pour  ses  apointemens  des  cinq  derniers  mois 

170A  et  de  l’année  1705  (5  p.) 1275^ 

22  février -8  novembre  : au  sr  Legoux,  inspecteur  à 
Saclay,  pour  ses  apointemens  des  six  derniers  mois  170A 

et  des  six  premiers  1705  (A  p.) 1800^ 

Au  sr  Parisot,  autre  à Trappes,  pour  ses  apointemens 

pendant  le  même  temps  (Ap.) i8oott 

19  février  : au  s1'  Dieuxivoye,  médecin  des  Bâtimens, 

pour  sa  pension  de  l’année  170A 2000^ 

22  février- 3 1 décembre  : au  sr  Le  Maistre,  inspec- 
teur des  Thuilleries,  pour  ses  apointemens  des  trois  der- 
niers mois  170A  et  de  l’année  1705  (5p.)....  2000^+ 
Au  sr  Le  Carpentier,  ayant  l’inspection  des  ouvrages 
du  Département  de  Paris,  pour  ses  apointemens  pendant 

le  même  temps  (5  p.) 187 5t+ 

3 mars- 3 1 décembre  : au  sr  de  la  Motte,  autre, 
3oott  pour  le  suplément  de  ses  apointemens  170A,  et 

i5oott  pour  ceux  de  l’année  1705  (5p.) 1800^ 

Au  sieur  Carlier,  dessinateur,  pour  les  mêmes  ap- 

pointemens,  idem  (5  p.) i8ooH 

Au  sr  Chuppin,  contrôleur  à Chambord,  pour  ses 
apointemens  du  dernier  quartier  170A  et  des  trois  pre- 
miers 1705  (A  p.) • 3ooott 

Au  sr  Delafontaine,  garde-magasin  du  plomb,  pour 
ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (A  p.).  2000*+ 
i5  mars  i7o5-ier  aoust  1706  : au  sr  Le  Court, 
ayant  inspection  sur  les  ouvrages  de  la  grande  église  de 
l’hôtel  royal  des  Invalides,  pour  ses  apointemens  des  six 
derniers  mois  170 A et  des  six  premiers  1706  (2  p.).  . 

2Aoott 

i5  mars  1705-  2 A octobre  1706  : au  sr  Cailleteau, 
dit  L’Assurance,  architecte  employé  à lad.  église,  pour 
ses  apointemens  pendant  le  même  temps  (2  p.).  iooott 
ier  avril- 3i  décembre  : à luy,  comme  architecte  et 
dessinateur,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1705  (A  p.). 

5oooN 

i5  mars- 3 1 décembre  : au  sr  L’Epée,  greflier  des 
Bâtimens,  pour  ses  apointemens  du  dernier  quartier 
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1704  et  des  trois  premiers  1705,  y compris  iooott  de 
gratification  en  considération  des  dépenses  extraordi- 
naires qu’il  a faites  à la  vérification  des  toisez  et  apoin- 

temens  de  son  commis  pendant  led.  temps  ( 4 p.  ) 

44ooti 

29  mars  : au  sr  Mezière,  ancien  appareilleur  des  Bà- 
tirnens,  pour  la  pension  qui  luy  a esté  accordée  par 

S.  M.  pendant  la  présente  année i5ott 

1"  avril- 3 1 décembre  : au  sr  de  Montargis,  ayant 
soin  des  remboursemens  d’hérittages,  pour  ses  apointe- 
mens  de  la  présente  année  1 705,  y compris  iooott  pour 

ceux  de  son  commis  (/1  p.) 5ooott 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général,  pour  ses  apointe- 
mens de  l’année  1705,  y compris  îooo*1  pour  ceux  de 

son  commis  (4  p.) 9000+* 

Au  sr  Desjardins,  contrôleur  à Marly,  pour  ses  apoin- 
temens  1705,  y compris  iooott  pour  ceux  de  son  com- 
mis (4p.) 6ooo+t 

Au  sr  de  Cotte  le  jeune,  contrôleur  à Fontainebleau, 
pour  ses  apointemens  1705,  y compris  iooott  pour  ceux 

de  son  commis  (4p.). 5ooott 

Au  sr  Brunault,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1705 

(4p.) , 3ooott 

Au  sr  Marchand,  pour  idem  (à  p.) 2000^ 

1 " avril  : au  sr  de  l’Epine  , ayant  soin  des  placets  et 
du  registre  des  démolitions,  pour  ses  apointemens  du 

premier  quartier  1705.  . . . 5ooti 

icr  juillet  - 3 1 décembre:  à luy,  contrôleur  à Monceaux, 
pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  quartiers  1 705 

(3  p.) i35ott 

içi  avril- 3i  décembre  : aud.  sr  de  l’Epine,  expert 
des  Bâtimens,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1705 

(4p.) a4oott 

Au  sr  de  Beadlieu,  pour  idem  (4  p.) i5oott 

Au  sr  Le  Pautre,  dessinateur  et  graveur,  pour  idem 

(4  p.) 2000*t 

Au  sr  Rivet,  dessinateur,  pour  idem  (4  p.  ). . . 2000^ 

Au  sr  Adbert,  autre,  pour  idem  (4  p.) 1200^ 

Au  sr  Cauchy,  ancien  dessinateur,  pour  idem  (4  p.). 

. . 12  0 

A luy,  comme  inspecteur  à Meudon,  pour  idem  ( 4 p.)„ 

1800^ 

Au  s'  de  Beaufobt,  directeur  des  magasins  du  Roy  à 

Paris,  pour  idem  (4p.) 3ooott 

Au  sr  Labbé,  ayant  soin  de  visiter  les  ouvriers  à Paris, 

pour  idem  ( 4 p. ) i8oott 

Au  sr  Lefebvre,  pour  l’entretien  de  la  Samaritaine 
pendant  ladite  année  170b  (4  p.) 9500tt 
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Au  sr  de  l’Isle,  contrôleur  à Monceaux,  pour  idem 

(4  p.) i95ott 

Au  sr  Lambert,  contrôleur,  pour  idem  (4  p.).  Gooo^ 

Au  sr  Mollet,  contrôleur  général  à Versailles,  pour 

idem  (4  p.) 20oott 

Au  sr  DE  Rusé,  contrôleur  à Saint-Germain,  pour  idem 

( 4 P-) 5oooN 

AusrCocHu,  contrôleur  à la  Machine,  pour  idem  (4  p.) 

36oott 

Au  sr  d’Etrechy,  contrôleur  à Meudon,  pour  idem 

(4  p.) 4ooott 

Au  sr  Bordé,  concierge  de  la  Surintendance  des  Bâti- 
mens à Versailles,  pour  idem  (4p.) 5oott 

Au  s1'  Mqrlet,  directeur  des  plants  d’arbres,  idem 

(4p.) i8oott 

Au  s‘  Haubrat,  inspecteur  à Cbaville , pour  idem  ( 4 p.). 

1200tt 

Au  s1  Delaplace,  inspecteur  à Fontainebleau,  pour 

idem  ( 4 p.  ). 60 oN 

Au  s*  Crescent,  contrôleur,  pour  idem  (4  p.).  3ooott 
Au  s'  Hauteclair,  inspecteur  des  plants  à Fontaine- 
bleau, pour  idem  (4p.) 1200^ 

Au  sr  Bisot,  employé  au  bureau  des  plants  et  desseins, 

pour  idem  (4  p.). 120011 

Au  s‘  Derville,  inspecteur  à Luxembourg,  pour  idem 

(4  p.)..  . — i5oott 

Au  sr  Le  Maistre,  expert  des  Bâtimens,  pour  idem 

(4  p.). - . 24oott 

Au  sr  Papillon,  commis  de  M.  Gabriel  (4  p.).  600N 
Au  sr  de  Cotte  le  fils,  voyer  de  Versailles,  pour  idem 

(4  p.) 1 200*1 

3 may-3i  décembre  : à Pierre  Coustillier,  cy-de- 
vant  jardinier  à Trianon,  pour  sa  pension  de  l’année 

1705(4  p.) i5ooH 

ü o rnai- 8 novembre:  au  sr  Jumel,  inspecteur  à la 
Machine,  pour  le  dernier  quartier  1704  et  les  deux 

premiers  1705  (3p.) 675^ 

Au  sr  Laguipière,  inspecteur  à La  Chapelle,  pour  ses 
apointemens  pendant  le  même  temps  (3p.)....  900^ 

Au  sr  Paillet,  ayant  la  garde  des  tableaux,  pour  idem 

(3  p.y. 1 125tt 

Au  sr  Villiard,  pour  idem  (3p.) 900^ 

Au  sr  Michelet,  pour  idem  (3p.) 900^ 

Au  s1  Perrot,  inspecteur  à Trianon,  pour  idem  (3  p.). 

900tt 

Au  s‘  de  la  Croix,  pour  idem  (3  p.) qoott 

1 0 may  - 3 1 décembre  : au  sr  Créant,  inspecteur  à 
Saint-Germain,  pour  le  dernier  quartier  1704  et  les 
trois  premiers  1705  (4p.) 6oott 
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1 9 juillet-  1 3 décembre  : au  sr  Covpel  père,  peintre, 
pour  ses  apointemens  des  trois  derniers  quartiers  170 4 

(3p-) ; 226°! 

Au  sr  DE  Lafosse,  peintre,  pour  idem  (3p.).  2200+* 
Au  sr  Jouvenet,  peintre,  pour  idem  (3  p.)..  . . 900** 

19  juillet- 3 1 décembre  : au  sr  Antoine,  pour  ia pen- 
sion que  le  Roy  fait  à son  fils  pour  l’année  1705(2  p.). 

5oo*+ 

19  juillet  : au  sr  Corneille,  peintre,  pour  sa  pension 

de  l’année  170^ — ••  70°ti 

ier  octobre  : au  s1'  Vivien,  peintre  en  pastel , pour  gra- 
tification pour  son  logement  pendant  170/1..  ...  200*+ 

6 décembre  : à Jean  Bellier  , inspecteur  aux  ouvrages 
des  isles,  pour  ses  apointemens  des  six  premiers  mois 

1 705 - 1 oot' 

i3  décembre  : au  sr  Houasse,  peintre,  au  lieu  du  feu 
sr  Blanchard,  pour  ses  apointemens  des  trois  derniers 

mois  1704 s5ott 

Au  sr  Desportes,  peintre,  pour  sa  pension  de  l’année 

170/1 • - 5oo** 

Au  sr  Covpel  le  jeune,  autre,  pour  idem 5oo*+ 

Au  sr  François  Girardon,  sculpteur,  idem...  . . 2000*+ 

Au  sr  Nicolas  Cous-toc,  autre,  idem.. 2000*+ 

Au  sr  abbé  Prévost,  historiographe  de  l’Académie  de 
peinture,  pour  sa  pension  de  ladite  année  170/1 . i5o+* 
3i  décembre  : aux  Révérends  Pères  Récolets  de  Ver- 
sailles, pour  avoir  eélébré  la  messe  à la  chapelle  de  la 
Surintendance  de  Versailles  pendant  170b  .....  25o*+ 
Aux  Révérends  Pères  Récolets  de  Saint-Germain-en- 
Laye , pour  avoir  célébré  la  messe  à la  chapelle  de  la  Ma- 
chine   100't 

Somme  de  ce  chapitre 187165*+ 

APOINTEMENS  D’INSPECTEURS  ET  INVALIDES. 

4 janvier- 6 décembre  : au  sr  Lachambre,  garde  a 
cheval  à Saclay,  qui  a le  soin  des  rigolles  de  Meudon, 
pour  ses  apointemens  du  mois  de  novembre  170/1  au 

mois  d’octobre  1705  (6  p.) 84o*+ 

A Martin,  autre  au  Perray,  pour  ses  apointemens 

pendant  le  même  temps  (6p.) 54o*+ 

A Bernard  Bordé,  autre  à l’étang  de  Vieille-Eglise, 

pour  idem  (6p.) 5%/i©++ 

A François  Poirier,  autre  au  Pré-Clos  (6p.).  54o** 
A Le  Maistre,  autre  à l’un  des  pavillons  de  Trappes 

(6  p.) 54o*+ 

A Du  Trivier,  autre  à Trappes  (6  p.) 5Zio++ 

A François  Vialet,  autre  au  Mesnil  (6  p.).  . . 5Zio*+ 
A Denis  Rosay,  autre  à pied  sur  la  chaussée  de  l’étang 
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du  Port-Roial,  pour  ses  apointemens  pendant  le  même 

temps  (6p.) 365** 

A Gaspard  Fourgault,  dit  Busigny,  garde  à pied  à Bue, 

pour  idem  (6  p.) 365** 

1 8 janvier- 1 3 décembre  : à François  Le  Large,  garde 
du  Globe  terrestre  de  Marly,  pour  ses  apointemens  des 
quatre  derniers  mois  170/1  et  des  trois  premiers  quar- 
tiers 1705  (5  p.) 585** 

A Robert  Crosnier,  garde  du  Globe  céleste,  pour  idem 

(5  p.) 585** 

1 5 février  - 1 3 décembre  : à Louis  Baccary,  dit  Dilli- 
gent,  inspecteur  à Marly,  pour  ses  apointemens  du  der- 
nier quartier  170/1  et  des  trois  premiers  1705  (4  p.). 

600+* 

A Nicolas  Chevallier  , autre  à Noisy,  pour  ses  apoin- 
temens pendant  le  même  temps  (4p.) boo**1 

ir  avril- ier  octobre  : à Bian,  inspecteur  à Cham- 
bord', pour  ses  apointemens  pendant  le  même  temps 

(3p.) 366» 

1"  avril- 3i  décembre:  à Pierre  Luciiet,  inspecteur 
à Monceaux,  pour  ses  apointemens  de  la  présente  année 

1706  (4  p.) 670** 

A Monplaisir,  soldat  invalide  à Fontainebleau,  pour 

ses  apointemens  1 705  (4  p. ).......... 366+* 

3i  may  : à Jean  Bellier,. inspecteur,  sur  les  ouvrages 
des  isles  de  la  Machine,  pour  six  mois  de  ses  apointe- 
mens finis  le  ier  mars  1705 i5o*+- 

Somme  de  ce  chapitre 8687*+ 

GRATIFICATIONS. 

1 1 janvier  : au  s1  de  la  Motte  , par  gratification , en 
considération  des  soins  extraordinaires  des  affaires  dont 
il  a été  chargé  sous  le  sr  Gabriel,  dans  son  bureau,  jus- 
qu’au ier  janvier  170b * 600** 

18  janvier  : au  sr  Cochu,  contrôleur  à la  Machine, 

par  gratification  ordinaire  pendant  l’année  170'! 

1000** 

a 5 janvier  : à Laurens,  plombier,  pour  l’inspection 
qu’il  a eu  sur  les  acqueducs  de  la  "Machine  pendant  l’an- 
née dernière  1704 ioo*+ 

ier  février  : à Galland,  Le  Basque  et  Boulanger,  gar- 
çons du  magasin  des  démolitions  à Versailles,  pour  avoir 

chacun  un  justacorps  de  la  livrée  du  Roy 100*+ 

icr  février-2  aoust  : à Jean  Merseron,  dit  La  Violette, 
garde-magasin  du  canal  de  Versailles,  pour  le  soin  qu’il 
a eu  dudit  magasin  pendant  les  six  derniers  mois  170/1 
et  les  six  premiers  170b  (2  p.) 3oo+* 
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ier  février  : à Clément  Garnier,  jardinier  du  Rouile, 

par  gratification  pendant  l’année  170/4 aoott 

Au  sr  Germain,  inspecteur  sur  les  plans  et  pépinières, 

pour  idem  170/1 i5ott 

8 février  : au  sr  Pasquier,  marbrier,  pour  sa  pension 

1706 i50tt 

8 février  : à Nicolas  Prouvais,  portier  des  deux  portes 
de  la  grande  tour  de  la  Machine,  pour  ses  gages  en  lad. 

qualité  pendant  l’année  170/1 ioott 

1 5 mars  : au  sr  Cailleteau,  dit  L’Assurance,  architecte 
et  dessinateur,  pour  les  veilles  et  le  travail  extraordinaire 
qu’il  a fait  pour  le  service  du  Roy  en  170/1 ....  5oott 
Au  s1  Le  Pautre,  dessinateur  et  graveur,  par  gratifi- 
cation  300tt 

Au  sr  Rivet,  dessinateur,  idem 3oott 

Au  s’  Aubert,  autre,  idem 2oott 

Au  sr  Cozette,  concierge  des  Gobelins..  .....  3ooh 
Au  s1'  Mathieu,  inspecteur  de  la  manufacture.  3oott 

Au  sr  Lunague,  chirurgien  de  lad.  manufacture.  3ooh 
Au  sr  Charpentier  , garde  de  la  Prévôté  de  l’Hôtel. . . 

3oott 

Au  sr  V illiard , préposé  aux  eaux  bonnes  à boire.  . . 

3oott 

Au  sr  Tanevot  père,  inspecteur  des  Bâtimens,  tant  par 
gratification  que  pour  papiers,  crayons,  encre  et  plumes 

pendant  l’année  170 A !50tt 

Ausr  Martin,  capitaine,  commandant  les  vaisseaux  du 
canal  de  Versailles,  pour  le  service  qu’il  a rendu  sur  le 
canal  de  Fontainebleau  pendant  les  années  précédentes. 

Aoott 

A Pasquier  Souchet,  jardinier,  pour  le  soin  qu’il  a pris 

des  orangers  de  Fontainebleau  en  170 A 3oott 

i5  mars  : à Jean  Maheu,  le  fils,  inspecteur  sur  les 
plants  et  pépinière  des  environs  de  Versailles.  . . 200+* 

A Remy  Denis,  fontainier  à Trianon,  pour  la  peinture 
qu  il  a mis  aux  deux  cascades  du  jardin  de  Trianon  en 

*70* ioott 

A Saint-Vincent,  jardinier,  pour  les  voyages  extra- 
ordinaires qu’il  a faits  pour  faire  lever  des  maronniers 

d’Inde  pour  Versailles  et  Marly 60tt 

i5  mars -3  may  : à Jean  Maheu,  inspecteur  aux 

plants  et  pépinières,  pour  idem  (2  p.) 210tt 

22  février  : au  sr  Yvart,  peintre  aux  Gobelins,  pour 
les  soins  et  le  travail  extraordinaire  qu’il  a fait  pendant 

les  années  précédentes 3oott 

29  mars  : au  sr  La  Tour,  garde  des  bosquets  du  jar- 
din et  petit  parc  de  Versailles,  pour  les  peines  et  le  tra- 
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vail  extraordinaire  qu’il  a faits  au  sujet  des  changemens 

ordonnez  par  S.  M.  dans  led.  jardin 120H 

A Jean  l’aîné,  qui  a esté  trépané  deux  fois  à cause 
d’une  chutte  de  55  pieds  de  bault  en  travaillant  à la 
chapelle  du  château  en  qualité  de  bandeur,  3ott  par  gra- 
tification, outre  3oH  qui  luy  ont  esté  cy-devant  ordonnez, 
et  ce  en  considération  de  ce  qu’il  est  hors  d’état  de  tra- 
vailler et  pour  luy  venir  en  aide 30tt 

A Claude  Marié,  manouvrier,  qui  a eu  le  corps  tout 
froissé  par  une  chutte  en  travaillant  à lad.  chapelle,  pour 

idem 30tt 

5 avril  : à Jeanne  Beaufranc,  veuve  de  François  Pail- 
lard, charpentier,  qui  est  mort  en  travaillant  à la  Ma- 
chine  50tt 

26  avril  : à Louis  Baccarit,  dit  Dilligent,  soldat  in- 
valide employé  à Marly,  pour  gralilfication  pendant  1 70A. 

5ott 

3 may  : à Pierre  Picollier,  ancien  charpentier  à la 

Machine,  qui  est  paralitique 5ott 

17  may  : à Düchemin,  cy-devant  portier  du  jardin  des 
Thuilleries,  pour  sa  pension  delà  présente  année.  6ott 
28  juin  : au  sr  de  Beaulieu,  pour  plusieurs  voyages 
qu’il  a faits  de  Paris  à Sagonne 1 pour  porter  les  ordres  du 


R°y 3oo« 

A François  Le  Cocq,  scieur  de  pierre,  qui  a esté 
blessé  à la  jambe  en  travaillant  à la  chapelle 3ott 


5 juillet  : à Bon  Briot,  miroitier,  pour  les  voyages 

extraordinaires  qu’il  a faits  aux  Maisons  Royalles  pour 
déposer,  nettoyer  et  reposer  les  glaces  pendant  l’année 
dernière  170A 300tt 

6 juillet  : à Rennekin  Sualem,  charpentier  liégeois 

employé  à la  Machine,  pour  ses  soins  et  le  travail  extra- 
ordinaire qu’il  a fait  pour  l’utilité  d’icelle 3oott 

7 juillet  : à La  Marche,  poseur,  qui  a esté  blessé  à 

une  jambe  en  travaillant  à la  chapelle 3ott 

19  juillet  : à Verdeneuil,  jardinier,  ayant  l’entretien 
du  parc  et  des  routtes  de  la  forest  de  Marly,  pour  le  bon 
état  de  son  entretien 8oott 

2 aoust  : à Charles  Amelot,  jardinier  de  Marly,  outre 
son  entretien  ordinaire,  à cause  du  nouveau  mail  dans 
le  bosquet  du  village  et  autres  augmentations  faites  dans 
led.  jardin  depuis  son  marché i5oott 

A Rolle  Godin,  garçon  du  magasin  du  plomb,  qui  a 
eu  la  jambe  écrasée  en  déchargeant  du  plomb  coupé  à 
la  salle  du  Conseil 30tt 

A Nicolas  Allain,  garçon  plombier  blessé,  idem.  3ott 

Le  château  de  Jules  Hardouin-Mansart  était  à Sagonne, 
commune  située  à hh  kilomètres  de  Bourges. 
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9 aoust  : au  sr  de  la  Motte,  pour  les  frais  de  voyage 
qu’il  a fait  pour  le  service  du  Roy  en  170/1 ....  3oott 


Au  sr  de  Beaulieu,  pour  idem 3oott 

3o  aoust  : au  sr  Marchand,  pour  idem 3ooH 


14  septembre  : à Marie  Bousumiez,  veuve  de  Jean 

Gilles,  manouvrier,  qui  est  mort  d’une  blessure  qu’il 
a reçu  en  travaillant  pour  le  service  du  Roy  à Trianon, 
pour  lui  donner  moyen  de  subsister  avec  ses  deux  en- 
fans ioo« 

Au  sr  Hanicle,  dessinateur,  pour  le  travail  extraordi- 
naire qu’il  a fait  pour  élargir  et  écrire  les  cartes  qui  sont 
posées  dans  les  cadres  des  pavillons  des  Globes  de  Marly 

3oott 

Au  sr  de  la  Tour,  inspecteur  dans  le  jardin  de  Ver- 
sailles, pour  le  suplément  de  ses  apointemens  pendant 
les  trois  mois  de  juin,  juillet  et  aoust,  à raison  de  goott 
par  an,  n’ayant  été  payé  qu’à  54ott 90H 

15  septembre  : au  sr  Gabriel,  contrôleur  général  des 

Bàtimens,  pour  plusieurs  voyages  qu’il  a faits  en  poste 
par  ordre  et  pour  le  service  du  Roy  pour  faire  pêcher 
des  carpes  et  marquer  de  la  charmille  pour  les  jardins 
des  Maisons  Royales » 6oott 

Au  sr  de  Beaufort,  pour  un  voyage  qu’il  a fait  en 
Bourgogne  pour  chercher  les  blocs  de  pierre  de  lon- 
nerre  qu’il  faut  pour  la  chapelle  du  château , et  pour  en 

faire  les  marches  sur  les  lieux 4ooti 

11  octobre  : à François  Lavechef,  dit  Du  Parc,  jar- 
dinier du  château  neuf  de  Saint-Germain-en-Laye,  pour 
les  fruiclz  nouveaux  qu’il  a donnés  au  Roy  et  à la  Royne 

d’Angleterre i5ott 

a 3 octobre  : au  sr  Boutoille,  pour  plusieurs  voyages 
qu’il  a faits  tant  à Fontainebleau  qu’autres  endroits.  . . 

200tt 

ier  novembre  : au  sr  Carlier,  dessinateur,  pour  les 
soins  et  le  travail  extraordinaire  qu’il  a faits  aux  balda- 
quins des  Bains  d’Apollon aoott 

Au  sr  Lacroix,  inspecteur,  par  gratification  . . . aool* 
9 novembre  : à Sébastien  Marcan,  scieur  de  pierre, 
qui  a esté  blessé  par  une  seconde  fois  en  travaillant  à la 
chapelle,  pour  luy  donner  moyen  de  s’en  retourner  en 

son  pays 3ott 

a 4 novembre  : à Louis  Meusnier,  journalier,  qui  a eu 
un  bras  cassé  en  travaillant  dans  le  jardin  de  Versailles. 

3o« 

A Denis  Lamerï,  dit  Champagne,  compagnou  charpen- 
tier, qui  a esté  dangereusement  blessé  en  travaillant  à 

Trianon 3ott 

A Bourguignon,  chartier,  qui  a été  blessé  en  voitu- 
rant  des  maléreaux  à Trianon 3ott 


6 décembre  : à L’Espine,  poseur,  qui  a esté  dange- 
reusement blessé  à la  jambe  en  travaillant  à Trianon  . . 

3o« 

3i  décembre  : à Infray,  commis  à la  poste  de  Ver- 
sailles, pour  le  soin  qu’il  a pris  des  lettres  et  paquets 

concernons  les  Bàtimens  pendant  1705 ioott 

A Bruneau,  inspecteur  à Vincennes,  par  gratiffication. 

ioott 

A luy,  en  considération  du  soin  qu’il  a pris  pour  la 

conservation  des  arbres 3oott 

Au  sr  Cocquart  de  la  Motte,  intendant  des  Bâti- 
mens,  pour  le  service  qu’il  a rendu  dans  les  Bàtimens 

pendant  170b 900^ 

A luy,  pour  la  pension  qui  luy  a esté  accordée  par 
S.  M.  à cause  des  soins  qu’il  prend  à la  vériffication  des 

toisez  et  pour  y estre  présent i5oott 

Aux  palfreniers  des  écuries  du  Roy,  pour  les  fumiers 
qui  leur  ont  esté  pris  pendant  le  séjour  de  S.  M.  à Fon- 
tainebleau pour  les  parquets  des  environs  dud.  château. 

77* 

À Nicolas  Allai,  dit  Bernard,  pauvre  compagnon 
plombier,  qui  a eu  une  jambe  brûlée  en  travaillant  sur 
la  chapelle  de  Versailles,  pour  luy  donner  moyen  de  sub- 
sister   3oH 

A Claude  Marié,  manœuvre,  qui  a eu  tout  le  corps 
froissé  par  une  chutle  en  travaillant  à lad.  chapelle,  par 
gratification  une  fois  payée,  outre  ce  qu’il  a cy-devant 

reçeu 3ott 

i3  février  1707  : au  sr  Morlet,  ayant  la  direction  des 
plants  d’arbres  des  jardins  et  avenues  des  Maisons 
Royaües,  pour  son  dédommagement  et  en  considération 
des  dépenses  extraordinaires  et  des  frais  de  voyage  qu’il 
a faits  pour  faire  lever  desmaronniers  en  divers  endroits, 
et  les  faire  voiturer  à Marly,  depuis  l’année  1699  jus- 


qu’au a5  janvier  dernier..  . i5oott 

Somme  de  ce  chapitre  ........  1 87 67^ 


ENTRETIENS  DES  MAISONS  ROYALLES. 

1 1 janvier  : à Louis  de  la  Lande.,  jardinier,  ayant  l’en- 
tretien du  boulingrin  du  château  neuf  de  Saint-Germain- 
en-Laye,  pour  l’augmentation  d’entretien  dud.  jardin 

pendant  170/1 aooti 

1 1 janvier- 6 décembre  : à Baradel,  portier  de  l’Ob- 
servatoire, pour  ses  gages  des  trois  derniers  quartiers 

1704  et  des  deux  premiers  1705  (4  p.) 25ott 

Au  sr  Charpentier,  garde  des  avenues  du  parc  de 
Vincennes,  pour  ses  gages  des  deux  derniers  quartiers 
170/1  et  des  deux  premiers  1 705  (4  p.) Zioo11 
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1 1 janvier-  ier  novembre  : à Henry  Thomas  de  Bugny, 
ayant  l’entretien  du  jardin  de  Vincennes,  pour  led.  en- 
tretien pendant  les  trois  derniers  quartiers  170A  (3  p.) 

1125** 

A Jean  Chevillard,  fontainier,  pour  ses  apointemens 

des  trois  derniers  quartiers  1704  (3  p.) 45o** 

Au  sr  Couplet,  concierge  de  l’Observatoire,  pour  ses 

apointemens  des  six  derniers  mois  1704 25o** 

32  février  : au  sr  Charpentier,  garde  des  avenues  du 
parc  de  Vincennes,  pour  ses  gages  des  trois  derniers 

mois  170/1 100** 

22  février- 6 décembre  : à Lamy,  portier  du  jardin 
des  Thuilleries,  pour  ses  gages  des  deux  derniers  quar- 
tiers 170/1  et  des  deux  premiers  1705  (4  p.).  . . 3oc>** 
A Le  Nez,  autre,  du  côté  du  manège,  idem  (4p.).. 

3oott 

A Hulmê,  autre,  de  la  porte  par  où  l’on  fait  voiturer 

les  fumiers,  pour  idem  (4  p.) 3oo** 

22  février-  ier  novembre  : à Jubin,  jardinier  du  grand 
jardin  de  Luxembourg,  pour  ses  gages  des  trois  derniers 

quartiers  1704  (3  p.) i5oot* 

A la  veuve  Lemaire  et  à Etienne  Lemaire,  son  fils, 
ayant  la  garde  des  plants  d’arbre,  pour  leurs  gages  pen- 
dant le  même  temps  ( 3 p.) 45o** 

A Jean  Tinemberg,  Suisse  de  la  grille  de  l’entrée  dud. 

jardin  de  Luxembourg,  pour  idem  (3p.) 2 2 5** 

A David  Tinemberg,  Suisse  de  celle  de  l’entrée  du  pa- 
lais, pour  idem  (3  p.) 2 2 5** 

A Michel  Leduc,  Suisse  de  la  basse  cour  sur  la  rue 

d’Énfer,  pour  idem  (3p.) 2 3 5** 

A Pètre , Suisse  de  la  grille  du  jardin,  pour  idem 

(3  p.) 2 3 5tt 

A Julien  Du  Jardin,  autre  de  la  basse  cour,  sur  la  rue 

de  Vaugirard,  pour  idem  (3p.) 235*1 

i5  mars -4  octobre  : au  sr  Duru,  concierge  et  garde- 
meuble  du  château  de  Vincennes,  pour  ses  gages  des  2e 

et  3'  quartiers  1704  (3  p.) 900** 

A Pierre  Thierry,  garçon  dud.  Duru,  pour  ses  gages 

pendant  le  même  temps  (3  p.) 25o** 

A Nicolas  Délié,  autre,  pour  idem  (2p.)....  25o** 
i5  mars  : à Du  Tertre,  concierge  des  écuries  de  Mon- 
seigneur le  duc  de  Bourgogne  , à Fontainebleau , pour  ses 

gages  pendant  l’année  170/1 100** 

3 may  : à Philbërt  Dupuis,  jardinier,  ayant  l’entre- 
tien des  parterres  tant  en  broderie  qu’en  gazon  du  jar- 
din du  palais  des  Thuilleries,  parfait  payement  de 
6682**  ios,  à quoy  monte  led.  entretien  pendant  l’an- 
née-170/1 1732**  101 


9 aoust  : à luy,  à compte  dud.  entretien  pour  le  pre- 
mier quartier  1705 i65o** 

3 may  - 9 aoust  : à la  damoiselle  Masson  et  sa  sœur, 
parfait  payement  de  2075**  12%  à quoy  monte  l’entre- 
tien des  parterres  en  gazon  des  trois  bosquets  et  des  al- 
lées au  pourtour  des  parterres  dud.  jardin  pendant  l’an- 
née 170/1  (2  p.) to5o**i25 

6 décembre  : à elles,  pour  lcd.  entretien  pendant  les 

trois  premiers  mois  1705 5 12** 

3 may- 6 décembre  : à la  veuve  Carbonnet,  ayant  ce- 
luy  de  la  haute  allée  des  maronniers  d’Inde  et  piscéas 
jusqu’à  la  moitié  du  fer  à cheval,  aud.  jardin,  pour  ses 
gages  des  deux  derniers  quartiers  1704  et  du  premier 

1 705  (3  p.) 45o** 

A Le  Bouteux,  ayant  celuy  de  l’orangerie  dud.  jardin, 
pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (3  p.). . . 675** 
Au  sr  Cunchant,  garde  du  palais  des  Thuilleries  et 
concierge  de  la  Salle  des  comédies  dud.  palais,  ayant  le 
soin  de  nettoyer  et  tenir  propres  toutes  les  chambres  et 
cour  d’iceluy,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité  pendant  les 

trois  premiers  quartiers  170/1  (3  p.) 3225** 

17  may  : aux  Religieuses  Capucines  du  nouveau  cou- 
vent de  Paris,  pour  l’entretien  de  leurs  jardins  pendant 
l’année  1704 4 00** 

état  des  entretiens  de  fontainebleau. 

19  avril- 3 1 décembre  : à la  veuve  Julien  de  Bray, 
ayant  l’entretien  de  la  moitié  du  grand  parterre  du  Tibre, 
pour  ses  gages  des  trois  derniers  quartiers  1704  et  du 

premier  1705  (4  p.) 1012**  10’ 

A Gaspard  Guinteau  de  Richemont,  ayant  l’autre  moi- 
tié, pour  ses  gages  pendant  le  même  temps  (4p.).... 

- 1 01  2**  1 os 

A Gabriel  Desbouts,  ayant  celuy  du  jardin  des  Pins 


et  celui  de  l’étang,  pour  idem  (4  p.) 708**  i53 

A Ghatillon,  ayant  celuy  du  jardin  de  la  Reyne  et 

des  orangers,  pour  idem  (4p.) 1620** 

A Gabriel  Dobchemer,  dit  La  Tour,  ayant  celuy  du 
jardin  de  la  Conciergerie,  pour  idem  (4p.) 45** 


A la  veuve  Besnard,  tutrice  de  son  fils,  ayant  celuy 
du  jardin  de  l’hôtel  d’Albret,  pour  idem  (4  p.)..  too** 
A Chatillon  , pour  avoir  soin  de  nettoyer  l’étang  et 
les  canaux  du  jardin  des  Pins,  idem{  4 p.)  . . 202**  ios 
A la  veuve  Jean  Dubois,  peintre,  pour  le  nettoiement 

de  toutes  les  peintures,  idem  (4  p. ) 600** 

A Jacques  Grognet,  couvreur,  ayant  celuy  de  toutes 

les  couvertures,  pour  idem  (4  p.) 3584**  5* 

A la  veuve  Tisserant,  ayant  celui  des  vitres  dud.  châ- 
teau, pour  idem  (4p.).... 2025** 


1245 


ANNÉE  1 705.  — ENTRETIEN  DES  MAISONS  ROYALES. 


1246 


A la  veuve  Vieuxpont,  ayant  celui  du  jardin  potager 
et  fruitier  du  jardin  neuf,  pour  idem  (4p.)....  i8ott 
A André  Girard,  ayant  celui  des  plombs  des  couver- 
tures , pour  idem  ( 4 p.  - 8 1 o11 

A Jean  Nivelon,  pour  le  netloyement  du  jeu  du  mail 

et  des  palissades,  idem  (4  p.) 108tt  i os 

A Varin,  ayant  celui  des  espaliers  du  parc,  pour  idem 

(4p.) 987^  3S  8d 

A Louis  Desbouts,  ayant  celui  des  allées  et  contre 

allées  dud.  parc,  pour  idem  (4  p.) 2126^  5 

Aux  Religieux  de  la  Charité  d’Avon,  pour  leur  pen- 
sion pendant  led.  temps  (4  p.  ) 195011 

A Voltigeant,  ayant  celui  de  tous  les  batteaux  du  ca- 
nal, pour  idem  (4  p.) 200^ 

A Louis  Desbouts,  concierge  du  logis  de  la  lontaine 

Belleau , pour  idem  (4  p. ) — 1 5oH 

A Pion,  pour  le  soin  et  nouri'ture  des  carpes  et  ciguës 

du  canal,  pour  idem  (4  p.) 1 7 3 7 ^ 

A Couturier,  ayant  le  soin  et  entretien  des  fontaines, 

pour  idem  (4  p.) 1000^ 

A la  veuve  Besnard,  concierge  de  l’hotel  dAlbrel, 

pour  idem  (4  p.) ioott 

A Toulet,  concierge  du  pavillon  où  loge  le  Surinten- 

■ dant  des  finances  , idem  (4p.) 200^ 

A la  veuve  La  Salle,  concierge  de  la  Surintendance 

des  bâtimens,  idem  (4  p.) 200^ 

A Antoine  Gervais,  portier  du  parc,  idem  (4  p.).  . . 
3oott 

A Cosme  Petit,  portier  de  la  cour  du  Cheval  blanc  du 

château  neuf,  pour  idem  (4p.)..-. 20011 

A Gabriel  Dorchemer,  concierge  dud.  château,  pour 
idem  (4  p.) - 

A Ciiatillon,  ayant  le  soin  de  l’entretien  de  l’horloge, 

pour  idem  (4  p.).. - * 1 °°tt 

3i  may-  ier  novembre  : au  s1  Audran,  concierge  du 
palais  de  Luxembourg,  pour  ses  apointemens  des  deux 

derniers  quartiers  1704  (2  p.).  ......  5oott 

3i  may  : à Germain,  portier  du  Cours-la-Reyne  du 
costé  des  Thuilleries,  pour  ses  apointemens  de  l’année 

1704  1 

A Bacoüël,  autre,  du  côté  de  Chaillot,  idem.  . îSo» 
A Antoine  Toireau,  garde  des  avenues  dud.  palais, 

pour  idem ioott 

16  aoust  : à Bon  Briot,  miroitier,  pour  le  neltoye- 
ment  qu’il  a fait  des  glaces  dans  les  aparté  meus  des  châ- 
teaux de  Versailles,  Trianon,  Macly  et  Meudon , pendant 

lad.  année  1704 6oott 

16  aoust- 3 1 décembre  : au  sr  Beaulieu,  portier 


concierge  de  l’hôtel  des  Inspecteurs,  pour  ses  apointe- 
mens  de  la  présente  année  1705  (2  p.) ...  . 366H  10’ 
A Le  Bled,  autre,  à l’hôtel  de  Limoges,  idem  (2p.) 
,,, , . 366tt  io! 

30  aoust  : à Jacques  Pallas,  concierge  du  sérail  de 
Vincennes,  pour  ses  apointemens  de  l’année  1704..  . 

, 6oott 

31  décembre  : aux  Religieux  de  la  Très  Sainte  Tri- 

nité du  couvent  fondé  à Fontainebleau,  pour  l’entretien 
d’une  lampe  d’argent  garnie  de  ses  chaînons  que  S.  M. 
a donné  pour  brûler  jour  et  nuit  devant  le  Très  Saint  Sa- 
crement de  l’autel,  et  pour  la  fourniture  et  entretien 
des  ornemens  et  luminaire  pour  la  célébration  du  service 
divin  pendant  la  présente  année 3oott 

Au  sr  Dupont  et  à Jéronime  Dupont,  sa  fille  aînée, 
pour  leur  pension  à cause  de  l’entretien  de  la  volliere 
qu’il  avoit  avant  qu’elle  fût  convertie  en  orangerie,  pen- 
dant 1705  - , » 6ooH 

A Nicolas  Thierry,  ayant  la  garde  et  conciergerie  du 
chenil  neuf  et  du  vieux,  qui  est  à présent  la  petite  écurie 

à Fontainebleau,  pour  ses  gages  en  1700 ioott 

3i  décembre  ; à Nicolas  Dorchemer,  ioo^  que  le 
Roy  lui  accorde  pour  et  au  lieu  de  la  pension  que  feu 
Louis  Dorchemer,  son  frère,  luy  devoit payer  sur  le  netoie- 
ment  des  cours  du  château  de  Fontainebleau,  dont  il 
étoit  chargé,  que  S.  M.  a supprimé,  l’ayant  mis  à l’en- 
tretien, suivant  le  marché  qui  en  a esté  fait,  et  ce  pen- 
dant 1705  • *0C,t1 

A Julien  Lory,  horlegeur,  ayant  l’entretien  de  l’horloge 
du  château  de  Fontainebleau  pendant  l’année  1705.  . . 


A Desplats,  ayant  la  charge  de  la  basse  cour  des  cui- 
sines dud.  château,  pour  idem • 50+1 

A Charles  Picault  de  Dernault,  ayant  la  charge  de 
garde  de  la  basse  cour  du  Cheval  blanc  aud.  château, 

pour  idem . . 37^  1 0 

Au  s1  Drouin,  garde  meuble  dud.  château,  ayant  la 
charge  de  faire  tendre  et  nettoyer  les  meubles  dud.  châ- 
teau et  veiller  à la  conservation  d’iceux,  pour  ses  gages 
3ooN 

A M.  Séguin,  concierge  du  château  du  Louvre,  ioott 
pour  distribuer  à Henry  de  Lionne  et  Irançois  Parmen- 
tier, pour  le  soin  qu’ils  ont  eu,  pendant  1700,  de 
ballayer,  nettoyer,  allumer  et  éteindre  le  feu  dans  les 
salles  des  Académies  d’architecture,  peinture  et  sculpture 
établies  au  Louvre,  et  autres  petits  services  qu’ils  ont 

rendu  en  1700 100^ 

ier  avril- 3i  décembre  : à Nous,  pour  nos  gages,  tant 
à cause  de  nostrc  charge  de  Surintendant  et  Ordonna- 


170a . 
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leur  général  desd.  bàtimens  et  pensions  attribuées  et 
unies  à icelle , en  qualité  de  premier  architecte  de  S.  M. 

(4  p.) 49200*+ 

5 juillet  — 3 1 décembre  : à M.  le  marquis  de  Saint-Hk- 
rent,  capitaine  et  concierge  du  château  de  Fontainebleau , 
pour  ses  gages  en  lad.  qualité  pendant  170b  (2  p.).  . . 

38oo++ 

Somme  de  ce  chapitre 97075+1  0S  yA 

GAGES  D’OFFICIERS  ET  EMPLOYEZ. 

27  septembre  1705  : à Denis  Anceaü,  fontainier, 
retenu  par  S.  M.  pour  avoir  le  soin  des  eaux  bonnes  à 
boire  des  fontaines  de  Versailles,  pour  ses  gages  en  lad. 

qualité  pendant  1706 6o++ 

3i  décembre  : au  sr  Coquart  de  la  Motte,  Conseiller 
du  Roy  en  ses  Conseils,  intendant  et  ordonnateur  ancien 
des  Bàtimens,  jardins,  tapisseries  et  manufactures,  pour 
trois  quartiers  de  ses  gages,  à cause  de  sad.  charge  pen- 
dant la  présente  année  1700 45oo++ 

Au  sr  Blondel  , Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils , in- 
tendant et  ordonnateur  alternatif  desd.  Bàtimens,  idem.. 

4665++ 

Au  sr  de  Cotte,  Conseiller  du  Roy  en  ses  Conseils,  in- 
tendant et  ordonnateur  triennal  desd.  Bàtimens,  45oo++ 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages,  et  6oo++  pour  ceux  de 


son  commis  en  exercice 5ioo++ 

Au  s1'  Desgots,  contrôleur  général  desd.  Bàtimens, 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages 4o8o++  i8s  9d 


A Claude  Desgots,  jardinier,  retenu  pour  travailler 
aux  desseins  des  parterres  et  des  jardins  de'S.  M.,  lors- 
qu’il luy  sera  commandé,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité 

1200++ 

Au  sr  Gabriel,  contrôleur  général  alternatif  desd. 
Bàtimens,  4 1 2 5++  pour  trois  quartiers  de  ses  gages  et 


600++  pour  ceux  de  son  commis  en  exercice..  . . 4725++ 
Au  sr  Mollet,  contrôleur  général  triennal  desd.  Bâti- 
mens,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages 4 1 33++ 


A Me  Joseph  Blondel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier 
général  desd.  Bàtimens,  3i5o++  pour  trois  quartiers  de 
ses  gages  de  la  charge  de  trésorier  général  triennal  et 
de  la  moitié  de  celle  de  trésorier  général  ancien,  et  3oo++ 

pour  ceux  de  ses  premiers  commis 345o++ 

A Me  François  Gabriel,  Conseiller  du  Roy,  trésorier 
général  desd.  Bàtimens,  3i5o++  pour  trois  quartiers  de 
ses  gages  de  la  charge  de  trésorier  général  jilternatif 
et  de  la  moitié  de  celle  de  trésorier  général  ancien,  et 

3oo++  pour  ceux  de  ses  premiers  commis 345o++ 

Au  sr  François  Francines,  intendant  de  la  conduite 


et  mouvement  des  eaux  et  fontaines  de  S.  M. , 22.5o++ 
pour  trois  quartiers  de  ses  gages  en  lad.  qualité,  7000++ 
à cause  de  l’entretien  qu’il  a des  fontaines  de  Rungis, 
palais  de  Luxembourg,  Croix  du  Tiroir  et  château  du 
Louvre,  et  800++  pour  l’entretien  des  fontaines  et  grottes 

du  château  de  Saint-Germain-en-Laye ioo5o+t 

Au  s‘  de  Cotte,  architecte,  entretenu  pour  le  service 
desd.  Bàtimens,  pour  ses  gages  en  lad.  qualité  pendant 

l’année  1705 24oo++ 

Au  sr  Gabriel,  autre  architecte  entretenu  pour  le  ser- 
vice desd.  Bàtimens,  pour  ses  gages 1000++ 

Au  sr  Le  Maistre,  autre,  pour  idem.  1000++ 

Au  sr  Delahire,  professeur  de  l’Académie  d’architec- 
ture établie  au  Louvre,  pour  y tenir  les  conférences  et 

y enseigner  publiquement,  idem 1200++ 

Au  sr  Félibien,  historiographe  des  Bàtimens,  pour 

ses  gages  en  lad.  qualité 1 200++ 

A Jean-François  Félibien,  ayant  la  garde  des  figures 
qui  sont  dans  le  magasin  des  antiques  placé  au  Louvre, 

pour  ses  gages,  idem 40o++ 

Au  sr  Co.ypel  père,  peintre  ordinaire  desd.  Bàtimens, 

pour  ses  gages 20o++ 

Au  sr  Friquet  de  Vaurose,  peintre  ordinaire  idem..  . 

200++ 

A Nicolas  Bailly,  peintre  en  miniature,  entretenu 
pour  le  service  des  Bàtimens 200++ 

ÉTAT  DES  GAGES. 

A François  Girardon,  sculpteur,  faisant  ordinairement 
les  modelles  etornemens,  tant  au  Louvre  qu’ailleurs, 


pour  ses  gages 200tt 

A Corneille  Vanclève,  autre 200+* 

A Thomas  Regnaudin,  autre 100++ 

A Antoine  Coisevox,  autre 200*+ 

A Pierre  Legros,  autre.  i5o++ 

A Nicolas  Cousrou,  autre 200++ 

A Pierre  Mazeline,  autre 1 5o++ 

A Claude  Tarlé,  marbrier 3o++ 

A Antoine  Cuvillier,  autre 3o++ 

A Julien  Lochon,  ébéniste  et  fondeur  qui  fait  toutes 
les  garnitures  de  bronze  doré  des  portes  et  croisées  des 

Maisons  Royalles 60tt 

A Sébastien  Le  Clerc,  sraveur 100++ 

A Jean-L  rançois  Jomard,  maître  des  œuvres  de  ma- 
çonnerie des  Bàtimens,  tant  pour  ses  gages  anciens 
qu’augmentation  d’iceux 6oo++ 


A Paul-Mathieu  Poisson,  maître  des  œuvres  de  char- 
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penterie,  pour  avoir  l’œil  sur  tous  les  charpentiers  des 

Maisons  Royalles,  pour  ses  gages 6oott 

A Nicolas  Dorbay,  maçon 3o* 

A Jacques  Mazière,  autre 3o* 

A Pierre  Le  Maistre  le  jeune,  autre 3o* 

A Jacques  Varignon,  autre 3o* 

A Gérard  Marcou,  autre 3o* 

A Jean  Malet,  charpentier 3o* 

A Léonnard  Le  Maistre,  autre 3o* 

A Jean  De  Nelle,  menuisier 3o* 

A Charles  Anguier,  autre 3o* 

A Pierre  Roger,  serrurier 3o* 

A André-Charles  Roule,  ébéniste 3o* 

A Jean  Oppennordt,  autre 3o* 

A Gabriel  Janson,  vitrier 3o* 

A Charles-François  Jacquet,  autre 3o* 

A Jacques  Lucas,  plombier 3o* 

A Louis  Regnouf,  paveur 3o* 

A Ron  Rriot,  miroitier 3o* 

A Guillaume  Desauzières,  peintre  et  doreur,  pour  ses 

gages  de  l’année  1705 3o* 

A Masselin,  chaudronnier 3o* 

A Padelain  et  Varisse  , ramonneurs  de  cheminées.  60* 
A Armand-Claude  Mollet,  jardinier,  retenu  pour  tra- 
vailler aux  desseins  des  parterres  et  jardins  de  S.  M. 

lorsqu’il  sera  commandé 5oott 

A Jacques  Thuret,  horlogeur,  retenu  pour  entretenir 
toutes  les  pendules  des  bâtimens  tant  à Paris  qu’à  Ver- 
sailles , pour  idem 3oott 

A Goitton,  imprimeur  en  taille-douce  de  la  biblio- 
thèque du  Roy loo* 

A René  Séguin,  concierge  du  château  du  Louvre,  pour 
tenir  nettes  toutes  les  grandes  et  petites  galleries,  les 

ouvrir  et  fermer,  pour  ses  gages 100* 

A Duclos,  concierge  du  Collège  de  France,  pour  deux 

quartiers  de  ses  gages 2 5* 

A Henry  Soulaigre,  portier  du  vieux  château  de  Saint- 

Germain,  pour  trois  quartiers  de  ses  gages 7a* 

A Claude  Thuillier,  portier  de  la  porte  au  bas  des 

descentes  du  château  neuf. 

A Pierre  Rinet,  portier  du  château  neuf. 70* 

A Louis  Poisson,  peintre 3o* 

A Georges  Aubert,  charpentier 3o* 

A Raoul  De  Pierre,  dit  Laporte,  autre 3o* 

A Jean  Guesnon,  menuisier 3o* 

A Thomas  Valleren,  serrurier 3o* 

A Joseph  Rouiller,  autre 3o* 

Au  sr  de  la  Chevalleraye,  concierge  du  château  de 
Madrid 


Au  sr  de  Rosseuil,  concierge  du  château  de  Saint- 

Léger,  pour  deux  quartiers  de  ses  gages 2 9 5* 

Au  sr  Avé  Bourgeon,  garde  des  fontaines  de  Rungis, 

pour  trois  quartiers  de  ses  gages 75* 

Au  sr , concierge  de  l’hôtel  des  ambassa- 
deurs extraordinaires,  pour  ses  gages 100* 

A luy,  pour  l’entretennement  d’un  jardinier  et  d’un 

portier i5o* 

A la  veuve  Jacques  Barbier,  maçon,  pour  ses  gages.. 

3o* 

A la  veuve  Jean  Cuvillier,  marbrier 3o* 

Somme  de  ce  chapitre.  . . . 58703*  t8*  qd 

DÉPENSES  DU  CHÂTEAU  DE  MEUDON, 

PAYÉES  DES  DENIERS  DE  LA  CASSETTE  DE  MONSEIGNEUR. 

i5  février:  à Louis  Regnouf,  paveur,  parfait  paye- 
ment de  287^5*  i35  h\  à quoy  montent  les  ouvrages 
de  pavé  qu’il  a faits  pour  le  service  de  Monseigneur  en 
la  dépendance  des  châteaux  de  Chaville  et  Meudon , de- 
puis 1702 i3523*i3s9d 

2 aousl-23  décembre  : à Jacques  Varignon  et  Pierre 

Le  Maistre,  entrepreneurs,  pour  les  ouvrages  qu’ils  ont 
faits  au  petit  appartement  double  de  la  terrasse  des  ma- 

ronniers  (4p.) 2343*  17’  qd 

A Jean  Guesnon,  menuisier,  pour  les  ouvrages  de 
menuiserie  qu’il  a faits  auxd.  endroits  de  Meudon  (4  p.). 

45i5*5s7d 

Aux  nommez  Dugoulon,  Le  Goupil,  Bellan,  Taupin 
et  Lalande,  sculpteurs,  pour  les  ouvrages  qu’ils  ont  faits 

auxd.  apartemens(4  p.) 6368*  i3"  9d 

A Thomas  Valleren  , serrurier,  pour  les  ouvrages  qu’il 

a faits  auxd.  apartemens  (3p.) 1609*  6* 

A Claude  Tarlet  et  Pierre  Lisqui,  marbriers,  pour 
les  ouvrages  de  marbre  qu’ils  ont  faits  aux  cheminées 
desd.  apartemens  (3  p.) 896*  10’ 

2 aoust-23  décembre  : à Guillaume  Desauzières,  do- 

reur, pour  les  ouvrages  de  dorure  qu’il  a faits  auxd. 
apartemens  (4  p.) 4991*  5’ 4d 

3 octobre  - 2 3 décembre  : à Jean  Malet,  charpentier, 

pour  les  ouvrages  de  charpenterie  qu’il  a faits  auxd. 
apartemens  (2  p.) 1 248*  1 8* 

3 octobre  : à Louis  Marteau,  pour  avoir  posé  neuf 
toises  de  parquet  attenant  lesd.  apartemens,  à 3o*  la 
thoise 


292* 


A Charles  Pougeois,  vitrier,  pour  les  vitres  qu’il  a 

posé  auxd.  apartemens 120* 

A Nicolas  Tiercelin,  pour  la  grosse  peinture  dud. 
apartement 75* 
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a 3 décembre  : à Ciron,  peintre,  pour  les  ouvrages 
de  verny  d’esprit  de  vin  qu’il  a faits  and.  apartement . . 

* aaott  i6s  8d 

Au  sr  Geymont  et  Cie,  de  la  manufacture  des  glaces, 
pour  les  glaces  qu’ils  ont  fournies.  ........  5537tt  5S 

A Bon  Briot,  miroitier,  pour  le  posage  et  nettoiement 
des  glaces  dud.  petit  apartement 58itt 


A Jean-Baptiste  Fontenay,  peintre,  à compte  des  ta- 
bleaux qu’il  a faits  et  posé  au  susd.  apartement . 600** 
3i  décembre  : au  sr  Vallet,  pour  son  remboursement 
de  plusieurs  voyages  qu’il  a faits  pour  le  service  de  Mon- 
seigneur, de  Meudon  à Paris,  et  pour  ses  soins  pendant 
la  présente  année 476^  6S  3d 

Somme  de  ce  chapitre 43ftoott  8*  id 


RÉCAPITULATION 


DES 

SOMMES  DÉPENSÉES  DANS  LES  BÂTIMENTS  DU  ROI 

DE  1696  À 1 705. 
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COMPTES  DES  BATIMENTS  DU  ROI, 


CHATEAU 


ANNÉES. 

MAÇONNERIE. 

CHARPENTERIE, 

CHARRONNAGE. 

COUVERTURE. 

MENUISERIE. 

SERRURERIE. 

VITRERIE. 

PLOMBER  Ii 

1696  

1697  

1698  

1699  

1700  

1701  

1702  

1703  

1704  

1705  

Total  par 
chapitre . 

71 63*1  5 3 
7290»  G5  4e 
2gg3o»  13  8^ 
t32og3»  7’  5d 
1 g38 1 7tt  53  gd 
1 1 3 65 1 » 
i4652o»  13  4d 
6355i»  i5s  911 
1 57 1 58tt 17*  id 
118866»  7siid 

1 O29»  1 2 3 
7 A8H  123  8d 
5696»  i53  4d 
20686»  i63  4d 
7222» 
20757» igs 

9349»  73 
8i94»  i35d 
16667»  1 °5  8d 
36482»  63 

22 1 9»  1 13  4' 
13547»  103  10° 
2100» 

6g44«  i3nd 
3e52»  163  7' 
35g5»  13  3d 
33 1 8»  i33  4d 
3583»  73  6d 
6309»  43  id 
2300» 

4792»  o3  5e 
8846»  193 
a4i47»  8S  3d 
43270»  93  1 o‘ 
68871»  63  6d 
49193»  6S  iod 
A4 5 1 3»  63  1 id 
2 1 24 1»  1 63 
19699»  7S  8d 
26/101»  2 3 2d 

7834»  43  7' 
7985»  163  6‘ 
8524»  i33  iod 
3oi  1 1»  103  i‘ 
33/19/1»  i53  gd 
2 2 3oo» 
i6466»  183 
25673»  63  7d 
21392»  7"  7d 
46029»  1 85 

4 18/1»  53  4d 
5883»  103  nd 
7098»  l43  2' 
9669»  i35  id 
7211»  93  6d 
6719»  o3  2d 
7800» 

65oo» 

45oo» 

6800» 

g4 1»  &! 

// 

1 556»  5 
5295»  1 o! 
7698» 
6627»  18 

5288»  i5! 
43 19»  i5i 
12699» 101 
32507»  101 

970042»  83  3d 

126835»  o3  5d 

47170»  63  iod 

809877»  33  7d 

2 1881 3»  1 o3  1 id 

66866»  i33  2d 

75834»  81 

ENVIRONS  : 

ANNÉES. 

MAÇONNERIE. 

CHARPENTERIE. 

COUVERTURE. 

MENUISERIE. 

SERRURERIE. 

VITRERIE. 

TERRASSE 
ROUTES, GLACIÈ 

1696  

1697  

1698  

1699  

1700  

1701  

1702  

1703  

1704  

1705  

Total  par 
chapitre . 

1091 1 tt  is  3d 
9619»  o3  8d 
2 1 5 20»  1/13  1 id 

53768»  103  1 id 

29775tt  g3 
3 002 1 tt  1 43  6d 
52034tt  iis  6d 
4o58o»  7"  8d 
13624»  73  5d 
37170»  7“  4d 

3292»  i*  8d 
23o8»  i33  iod 
3684»  2 3 
1 0474»  13  1 id 
9267*1  63 
7566»i83  9d 
11198»  g3  5d 
9200» 

2600» 

1476»  1 7 3 

*55»  13  iod 
236o»  63 
2386» 163  iod 
3652»  53  iod 
554o»  o3  3d 
4 80 4»  33  7d 
3393«  113 
421 3»  i43  1 id 
2997»  1 63  8d 
2384»  i35  9d 

4679»  1 53 
0928»  i33  6d 
6829»  63  8d 
i3o68»  i43  6d 
67/19»  i43  id 
14672» 113  8d 
161 44»  63  5d 
1 238 1»  193  4d 
7026» 173  6d 
1 4/197»  9“  5d 

4336»  13  gd 
63 1 5»  3 3 8d 
8273»  i33  3d 
l3ge6»  l8’  2d 
1 101 5»  123  9d 
io34i»  4 3 3d 
1/1740»  9S  1 id 
18168»  83  4d 
658o»  63  7d 
6230»  103 

8269»  /13  7d 
3346»  193  7d 
3475»  73  gd 
5754»  i53 
3390»  7’  1 id 
488o»  73  8d 
256i»  43 
4353»  i4s  4d 
2432»  18*  ld 
7071»  i53  gd 

463l»  2* 
3286»  63 
0161»  i33 
63 1 5»  io* 
4822»  4' 
18616» 193 
6248»  9"! 
6007»  9” 
12207»  7* 
8i33»  183 

29.3921»  5*  id 

61 107» 103  7d 

3i888»  1 o3  8d 

10197g»  8*  id 

99928»  83  8d 

4o526»  i43  8d 

75430»  23 

RÉCAPITULATION  DES  DÉPENSES. 


1255 


SAILLE  S, 


UVR AGES 
E CUIVRE, 
ONZES  DORÉS. 

PEINTURE , 
DORURE. 

SCULPTURE, 

MARBRERIE, 

MARQUETERIE. 

PAVE. 

CONDUITES, 
GLACES , 

RAMONAGBS  , DIVERS. 

OUVRIERS 

À JOURNÉES. 

TERRASSES, 

JARDINAGES, 

SABLE  DE  RIVIÈRE, 
FUMIERS. 

TOTAL 

PAR  ANNÉE. 

667»  a’ 

348a»  ?*  f 

21226»  i33  id 

376»  I93  2d 

3489»  103 

4a4i»  7’  8d 

11392»  13  6d 

73o3o»  43  2d 

o53»  43 

448o»  i43  iod 

i63a»  113  3d 

1732»  33  iod 

4oo5»  193  7d 

34 1 3»  g3 

10124»  43 

70745»  a3  9d 

697»  163  6d 

38oi»  163  6d 

i6494»  83  4d 

2000» 

4457»  193  gd 

8273»  o3  3d 

10928»  83  6d 

127202»  8‘  id 

>667^  123  gd 

a4885»  183 

34979^  183  id 

5io3»  83  3d 

77308»  1 2 3 3d 

237i5»i33  3d 

1 1565»  10’  6d 

436298»  13  gd 

427»  5 3 

43a îq» 123 

5435o»  3»  ad 

'6108»  93  2d 

86693»  103  5d 

4oai4»  13  id 

1 1 3g3»  1 g3  1 od 

574974»  i43  9d 

>200» 

37399^  i53  3d 

86225»  1S  2d 

2875»  173  iod 

78900»  53  iod 

47019»  o3  3d 

16879»  0“  iod 

5oi243»  6"  5d 

>433»  i55 

79661»  1 33  4d 

119758»  9s7d 

7204»  1 13 

75o36»  33  7d 

3g6i6»  i53  iod 

11914»  163 

575883»  53  1 id 

>600» 

23578»  103  7'1 

10700» 

i83oo» 

28693»  g3  id 

5885g»  13  4J 

8714»  163  4d 

288509»  193  7d 

i3oo» 

9988»  183  ad 

84173»  i43  3d 

55oo» 

254a4»  13 

334 1 6»  3 3 7d 

8101»  i33  4d 

409281»  7°  5d 

35oo» 

17348» 

65445»  i43  7d 

2000» 

17364»  i33  1 id 

40674»  3S 

17569»  1 2 3 8J 

433289»  83  9d 

536»  i53  3d 

247847»  63  ad 

494986»  i33  6d 

5 1201»  9“  3d 

4oi374»  53  5d 

299442»  i53  3d 

118679»  33  6d 

|34go4o7»  19"  7'1 

RSÂILLES. 


PLOMBERIE. 

PEINTURE 
ET  DORURE. 

PAVÉ. 

OUVRAGES 
DE  CUIVRE. 

SCULPTURE , 

MARBRERIE. 

TUYAUX , 

RAMONAGES , 
DIVERS. 

OUVRIERS 
À JOURNÉES. 

TOTAL 
PAR  ANNÉE. 

476»  13  8d 

300» 

600» 

3ooo» 

i3oo» 

3627» 

i337»  173  6d 
38o»  5S 
8368»  173 
1 55»  o*4d 

779»  193  id 

846»  93 
950» 
11869» 

5029»  93 
2o5o»  i33 
325o» 

38a6»  123  8d 
1784»  83 
366g»  1 35  4d 

1200»  i 43  7d 
962»  i43  7d 
1 100» 

4838»  i3iod 
8g4a»  i53  8d 
5356»  3S  iod 
534o»  173  8d 
2827»  163  6d 
725»  53  6d 
i4oo» 

2 12»  l3*  2d 
28»  103 
329»  103  9d 
373»  53 
i 36g»  i83gd 
// 

// 

200tt 
596^  i39 
// 

216»  103 
297» 

455»  173  6d 
1 201» 

1823»  63  6d 
// 

2278»  17 3 9d 
2 2 36»  73  6d 
564»  1 a3  2d 
37a»  83  5d 

1 6854»  13  id 
21573»  123  id 
4io23»  i8‘ 
18267»  53  5d 
i6644»  103  4d 
14923»  53  5d 
16273»  o3  8d 
5 1 53»  i53  iod 
13702»  53  6d 
4 1 33»  173  6d 

5 1 8 3»  3" 

4 1 1 4»  1 6“ 
4486»  13  6d 
5g43»  193  6d 
863 1»  6‘  2d 
8026»  163  id 
8876»  183  4d 
5368»  183  gd 
i3642»  63  iod 
i3o63»  23  2d 

56i87»  ii3  5d 
61088»  53  2d 
100277»  23  6d 
i52453»  83  6d 

ll4292H  13 

119886H173  9d 
1 43 168»  i33  4d 
114399»  103  9d 
86go4»  2 3 2d 
99763»  i33  iod 

i94  4=5»  i36d 

34o56»  43  id 

32194»  îo3  ad 

3i  io»  io3  8d 

g445»  193  10d 

168549»  113  iod 

76837»  83  4d 

io4842i»  63  5d 
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COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


JARDINS  DE  VERSAILLES  ET  DE  TRIANON,  JARDIN  ROV 


ANNÉES. 

JARDINS 
DE  VERSAILLES 

ET  DE  TRIANON. 

FONTAINES 

DE  VERSAILLES. 

POTAGER. 

OFFICIERS 
ET  GONDOLIERS 

DU  CANAL. 

CHÂTEAU 
DE  COMPÏÈGNE. 

HOTEL 
ET  ÉGLISE 
DES  INVALIDES. 

JARDIN  ROY 

1696 

25425++ 

2oo5o++ 

1 0800+* 

19830+* 

23i  i++  g3  6d 

// 

1 7458++ 

1697 

3377(9+ 

23io5++ 

II 

25940++ 

1770*+ 

H 

1 33oo+* 

1698 

28065+* 

29168++ 

1 1 4oo*+ 

3oi5o*+ 

83o4++  i6! 

i4o23*+  2 3 

i432o++  i î 

1699 

51900++  6S  8d 

34077++ 

II 

354g8++  8" 

39.02++  125 

77780**  83 

101 

18122++  IC 

1700 

4i876*+  5S 

22980++ 

II 

21555++ 

1 634++  io‘ 

56225*+  193 

7d 

i4og2++  i 

1701 

39176*+  5S 

a545o++ 

II 

25895++ 

1 884++  17“  6d 

55833*+  53 

2d 

80  36++  1 

1702 

4917.5++  6“ 

28100++ 

H 

2385o++ 

1 8 5 2 ++  13  2'1 

2 36 1 5*+  173 

2d 

29980++ 18 

1703 

4 1 9 2 5 ++ 

00900++ 

i4ooo*+ 

28ll3++  1 o3 

1706*+  1 is 

70185++  73 

7d 

19976++  1 

1704 

45492++  2S  6d 

23342*+  3s9d 

II 

2i3oo++ 

25o5++  3s2d 

63607+*  6S 

9d 

// 

1705 

3 7 4 3 8 1 + 103  8d 

334  0 1 *+  58 

111 5o+t 

28873++  ios 

1807++  16“ 

116882++  4S 

7d 

18745*+  i3 

chapitre . 

3942461*  i5s  iod 

•271473*+  8S  9d 

47350*+ 

261005*+  8“ 

27729++  163  4d 

477153++  1 15 

8d 

1 53o32++  17 

CHÂTEAU 


ANNÉES. 

MAÇONNERIE. 

CHARPENTERIE. 

MENUISERIE. 

SERRURERIE. 

PLOMBERIE, 

VITRERIE, 

PEINTURES, 

OUVRAGES  i 
DE  BRONZE. 

1696 

igSa**  10s  8d 

325++ 

107**  2 3 8d 

612+*  i9s  8d 

798++  33  3d 

538*+  163  j 

1697 

1867I+  f 

25o++ 

278*+  7“  1 id 

8 1 9+t  i4s  4d 

1244++  1 63 

// 

1698 

3907*+  83  6d 

25o*+ 

8i6+*  6S  id 

1270++  183  1 id 

i4o6++  163  3d 

II 

1699 

i3oo8*+  23  6d 

255o*+ 

1600**  . 

75o+* 

1089++  9*  nd 

260** 

1700 

5ooo*t 

io5o++ 

2300*+ 

i4oo*+ 

1857++  i43  id 

3oo+t 

1701 

77900*+ 

245o++ 

2o44++ 

1 4oo++ 

1 486*+  1 o3 

2 qott 

1702 

1 4 2 4 3++  1 4“  6d 

i5oo*+ 

469**  103 

264o++ 

1733*+  2* 

24o++ 

1703 

5 1 5o++ 

2 42  5++ 

1 552++  5"  9d 

2171+t  17*  2d 

1474++  2*  7d 

3o6++  8“  3d 

1704 

53 0 1 *t  63  6d 

2o55o*+ 

1170++ 

1 2 20++ 

i64o+*  7 3 5d 

345*+ 

1705 

4 5 5 0 ++ 

025o+* 

960*+  " 

* 1627*+ 145 

1 1 88++  1 2 3 

3oo** 

» chapitre. 

132880*+  1 8S  3d 

4i  6 oo** 

11297++  12‘  5d 

13913++  4“  id 

i44ig++  i33  6d 

2570++  4S  3d 

RÉCAPITULATION  DES  DEPENSES. 


1257 


ALIDES,  COMPÏÈGNE,  MONCEAUX,  NOISY,  CHAMBORD,  ETC. 


JARDIN 
E TOULON. 

CHÂTEAU 
DE  MONCEAUX. 

CHÂTEAU 

DE  NOISY. 

PÉPINIÈRE 

DU  ROULLE 
ET  ANNONCIÀDES 

DE  MEULAN. 

CHÂTEAU 

DE  CHAMBORD. 

ENTRETIEN 

DBS 

MAISONS  ROYALES. 

COUVERTURES 

DES 

MAISONS  ROYALES. 

TOTAL 
PAR  ANNÉE. 

10»  43  2d 
81»  g36d 
n 

46»  ios 

53» 

oo» 

OO» 

100» 

100» 

II 

63 1*+  4 3 2d 
6g6»  175  iod 
7 1 A»  9S  1 od 
820»  3‘  hA 
11 58»  33  iod 
83o»  2 3 
909»  os  4J 
873»  i8s  nd 
99/lH  103  2d 
i635»  1 A3  nd 

i444»io3  6d 
3666»  123  9d 
2836»  os  iod 
Ai 44»  3S  2d 
3845»  i43  6d 
1 1 15» 

800» 

800» 

800» 

800» 

25i3»  33  5d 
438o«  g3  6d 
45o7»  4S  5d 
6001»  63  1 id 
// 

1 446»  53iod 
11657»  103 

// 

// 

// 

4642»  i6s  6d 
2838»  93 
5 157»  is  iod 

1 1 22 1 » 1 53  3d 
3988»  83 

12829»  63  iod 
548o»  43  3d 
48 1 5»  193  5d 
2961»  i33  2d 
3n4»  o3  iod 

47868»  5S 
45o38»  i53 
67457»  163 
77160» 

445oi» 

36o85»  5S 
52218»  103 
61826»  33  6d 
498o3»  193  8d 
104790»  183  9'1 

ÔOÔO» 

II 

8670» 

9477»  103 
I267O» 

994°» 

U 

16780» 

132  2 3»  7 3 6d 
9970»  23  6d 

i5g835»  2 3 3d 
165387»  i33  7'1 
214674»  3S  1 id 
33i2o6»  2 3 2d 
2 2 458o»  3S  5d 
218621»  8S  4d 
226739»  6siirt 
291002»  115  n'1 

2 24i3o»  6s  8‘1 

367609»  163  3d 

— 
agi»  33  8d 

9264»  4 3 Ad 

20262»  13  911 

3o5o6»  os  id 

57049»  i53  id 

676740»  1 23  1 id 

8569i»  o3  od 

2/119671^  i5s  5(l 

NT-GERMAÏN. 


PAVÉ. 

COUVERTURE. 

TERRASSES , 
LABOURS. 

DÉPENSES 

DIVERSES. 

ENTRETIENS. 

OUVRIERS 

À JOURNÉES. 

TOTAL 
PAR  ANNÉE. 

574»  nn  8d 

// 

25io»  63 

269»  33 

34 1 6» 

4o4» 163 

1 1 5og»  43  1 il! 

1 53»  123  nd 

n 

65i»  83 

3o3»  73 

5772» 

445»  103  2'1 

1 1 786»  113  1 ld 

85o»  53  4d 

i65» 

1926»  i53 

670»  103  iod 

4l29» 

4 06»  113  iod 

16699"  113  gd 

i5o» 

200» 

1025» 183 

55 1 » 5S  8d 

695 1» 

1920»  1 13 

29661»  73  11 

4 00» 

// 

4372»  i8s  64 

. 600»  1A3 

12007»  i53 

i3o2» 183 

3o5gi»  193  7d 

4oo» 

1690» 

4177»  i53  6d 

1 558»  193  4d 

12197»  i53 

2086»  93  8d 

107680»  g3  6d 

33o» 

670» 

862»  13  6d 

779tt 

16007» 

i3o8»  73 

40780»  2° 

3oo» 

i842»  73  4d 

833H  i33 

i6o83«  1 13  6d 

23oi»  i43  4d 

35i4o»  19°  na 

600» 

i5o» 

1070»  4S 

637»  13  5d 

8128»  103 

2o5»i53  8d 

46oi8"  5 3 

3oo» 

9g3« 

2605»  163 

692»  63  9d 

16778»  83 

2873» 173 

37819»  i33  gd 

4458»  53  1 id 

3468» 

2io45»  93  iod 

6696»  73  od 

100470»  193  6d 

13260»  103  8d 

366o8i»  5 3 5d 

1258 


COMPTES  DES  BATIMENTS  DU  ROI. 


CHÂT1 


ANNÉES. 

MAÇONNERIE. 

JARDINAGES, 

TERRASSES, 

VOITURES. 

CHARPENTERIE. 

COUVERTURE. 

MENUISERIE. 

SERRURERIE. 

j 

VITRERIE. 

1696 

, 4345o++  i63  7' 

Ai64o*+  i63  8 
i5ooio*+  83 
i82354tt  o3  7" 
î 6 î 86o++ 

57300++ 
100368*+  ios 

114687*+  a7s  1 id 
5 8 1 3g++  193 
57180++  43  5d 

36543++ 103  7d 
45 1 66*+  83  6' 
93202+t  83  3' 
271627+t  1 13  6d 
247345++  128  7d 

1 18233*+  1 is  9d 
99081++  i43  3d 
108049+*  19‘  3d 
64444++  4S 
1 09291*+  165  1 od 

1 344 1++  23 
6343*+  93  7d 
2 1 659*+  o3  id 
30902++  2 3 9'1 
i45oo++ 
i5i5o++ 
26299*+  2* 
44298++  53 
21293*+  A3  8d 
635o++ 

3286++ 

64o+t 

85o++ 

3 2 3 1 *+  i53 
58oo+* 

4789++ 

8600+t 
iggg+l  113 
3672++  173  gd 
34go++ 

2325o*+  43  3e 

— J 

1697 

12847+*  ^ 

2g4?++  33 

1698 

1 90/16++  i33  8r 

9877++  i7s  1' 

3334++  i3“ 

1699 

9261*+  o3  6‘ 

17321++  193  6' 

3ooi++  13 

1700 

40196++  i43  10' 

29284++  i5s  5e 

4 1 29+t  i33 

1701 

19224++ 

19570*+  i43  8d 

2996+*  163 

1702 

1 9888*+  1 2S  1 id 

46217*+  °s  6d 

325o++  43 

1703 

1 A 4 4 g+t  63  1 od 

3go5o++  3“  8d 

6987++ 

1704 

25 1 5o+* 

4 1 889++  193 

6600++ 

1705 

45248++  63  1 id 

34286*+  108  7d 

3574++  n3 

Total  par 
chapitre . 

236oo++ 

1 54 1 5++  53 

5o6o++  163 

9 6 6 9 A 2 ++  i3s  2d 

1192986++  173  6d 

200281++  63  id 

3635g++  3 3 gd 

2388 1 4*+  193  1 id 

265761++  g3  5d 

4 1 g3 1 ++  193 

CHÂTEAU 

ANNÉES. 

MAÇONNERIE. 

ROUTES , 

LABOURS 
ET  JARDINAGES. 

CHARPENTERIE. 

MENUISERIE. 

SERRURERIE. 

VITRERIE. 

PLOMBERIE 

1696 

a4i6*+  5S  9d 
3559*+  113  2d 
92.67++  5S  2d 
744i++  33  9d 
14769*+  8S 
1 o64  2 1 *+  is  1 id 
26810+t  4S  2d 
28713*+  10s  2d 
7000*+ 

17938*+  i53  4d 

602++  1 l3 
90  5++  i43 
1895*+  1 1 3 8d 

1 4 3 2*+  173  6d 

4780++  i3 
28977++  10’  6d 
19602++  93  6d 
8690++  163  2d 
18261++  i43  9<! 
4 2 Sgft  113  1 od 

1900*+ 

90 4++  193  6d 

1697 

1273++  2S  6d 
1 2 1 7++  1 2S  6d 
1660**  193  6d 
17300+*  os  8<l 
8902+t  13  6d 

4728*+  2 3 

1911++  183 
5i4o++  123  6d 
5594++  83  6d 

1 65++  i53  6d 

64++  23: 

1698 

4027*+  i53  2d 

993++  7S  6d 

2 66*+  33  6d 

47*+  83 

1699 

6l83++  1*  2d 

i4o3*+  93  3d 

457**  83 

38++ 

1700 

8924*+  33  6d 

1 4 64+t  o3  iod 

44o+*  13 

11 

1701 

7300++ 

1280++  9*  6* 

671++  2 3 

n 

1702 

39707*+  13  8d 

i5o5o*+ 

2250++ 

io34++  33| 

1703 

16479++  7* 

9992++  193  4d 

i586++  123  2d 

2 1 32++ 

1704 

12077H 
5779*+  83  5d 

3o56++i63  3d 

61 1++  83 

722++  33 

1705 

35o9+*  103 

12  44++ 113 

U 

Total  par 
chapitre. 

6426*+  5 3 1 1 d 

1722**  173 

1120++  l3  7d 

i3oo++ 

224327*+  5S  5d 

49797++  6!ad 

84463*+  17"  1 id 

io38o4++  2 3 iod 

39428++  93  2d 

881 3++  2 3 9d 

5337++  173 

RÉCAPITULATION  DES  DÉPENSES. 


1259 


MARLY. 


DMBERIE. 

OUVRAGES 
DE  CUIVRE. 

PAVÉ. 

PEINTURE 
ET  DORURE. 

SCULPTURE, 

MARBRERIE, 

ROCAILLBS. 

DÉPENSES 

DIVERSES, 

ENTRETENEMBNTS. 

OUVRIERS 

À JOURNÉES. 

TOTAL 
PAR  ANNÉE. 

3g++  i53  8d 

4 3l4++ 

2i5g++  13  gd 

3 098++  i63  iod 

10491++  13 7d 

9928++  33  6d 

17494*+ 133  gd 

190491++  i33  1 id 

jo++ 

16728++  173  3d 

8966++  8S  4d 

go5gtt  53  8d 

565o++  103  4d 

888g++ 

i7  8 6 5++  93  8d 

199554++  g3  1 id 

oo++ 

10873»+  2S  gd 

24208++  1 13 

84i2++i63  id 

io63i+  123  7d 

22600++  i33  gd 

17745*+  33  id 

394909++ 163  8d 

oo*+ 

7374++  2 3 

16601++  i53  id 

17724++  o3  g'1 

33743»  i43  3d 

44453++  g38d 

68o65++ 123  iod 

767639++  8S  7d 

5o++ 

9700++ 

284oo++ 

18072++  B3  7d 

7829++ 

39528++  33  5d 

24571++  43  2d 

600247++  i53  id 

09++ 

425o++ 

10700++ 

16729++  2 3 gd 

4817*+  123  7d 

44678++  193  3d 

41751++  193  7d 

391056++  33  6d 

00++ 

i5o5++ 

22690++  B3  7d 

i245o++ 

5371++  i33  3d 

48653++ 103  5d 

335i4++  6S  3d 

424920++ 103  3d 

5o++ 

3ooo++ 

27202++  183  7'1 

i83i  o++  1g3  6d 

68906»+  23  5d 

5994 1++  143  8d 

67283++ 173  4d 

597816++  43  8d 

00*+ 

5802++ 

7000+» 

40079*+ 

3og24++ 103  4d 

64189*+  7*  6d 

46o88*+  i5s  6d 

429443++  73  6d 

8o++ 

3638»  i33  6d 

25ii++  g3  iod 

21909++  9’  5d 

26103++  183  2d 

5i5o2++  i5‘  5d 

384o5++  93  2d 

366889++  183 

6g++  i53  8d 

67180*+  i5s  6d 

i5o44o++  83  2d 

i6o845++  i43  7d 

196901++  153  6d 

3g4365++  i73  7d 

372786++ 113  4d 

4362969++  83  id 



ÏTAINEBLEAU. 


— 

UVERTURE. 

PAVÉ. 

DÉPENSES 

DIVERSES. 

ENTRETENE- 

MENTS. 

OUVRIERS 
À JOURNÉES. 

PEINTURE , 
DORURE. 

SCULPTURE , 

OUVRAGES  DE  CUIVRE, 
MARBRERIE- 

TOTAL 
PAR  ANNÉE. 

— 

u 

3o3++ 143 

1 53 1++  183  gd 

2909++  103 

3o45++  123  2d 

// 

// 

15912++  183 

u 

354++  t»8a 

i426++  19* 

3202++ 

1 849»  g3  nd 

71"  163 

125»  163  8d 

181 53»  53id 

5oo++ 123  6d 

no3++  13 

2247++  123 

2822++ 

3872++  193  iod 

733++  123 

H . • 

3i532++  53  id 

i5o++ 

1 423»  o"  4d 

2227++  i33  iod 

363 1« 

4 1 7 5»  63  id 

335»  i6s  8d 

II 

28306»  33 

325++  53 

1277*+  i53 

2353++  o3  2d 

3427++ 

7267*+ 123  6d 

713»  193  gd 

n 

61470++  i33  7d 

CO 

O 

=P 

4og6++ 1 13 

ig56++  7 3 

3634»  13  4d 

8574»  13  8d 

4473»  i53 

2500++ 

232056++  193  id 

7a5++  53  6d 

2200++ 

48g8++  163  8d 

u 

8654»  g3 

366 1 » 123  9d 

i4oo++ 

108871++  183  id 

3i2++  83  7d 

2327++  o3  3d 

4538++  113 

3526++ 

g545»  i8s  id 

3587++  83  6d 

1 446» 

83o66++  183 

u 

454++  9s7d 

3926++  5*  5d 

348o++  83  4d 

8 1 33»  6sio3 

2.301++  103  lld 

1 1 5 1»  i53  ioa 

55433»  i33 7d 

2g4++  g3  5d 

575++ 113  4d 

4323++  73  4d 

4o8o++  o3  iod 

8628++  93  iod 

i544++i43  3d 

l320++ 

60128++  133  2d 

588++  53  od 

1 4 1 1 5»  43  2d 

29430++  113  2d 

30712++  0*  6d 

63747++  53  1 id 

17424++  4*  iod 

1 7943++  123  6d 

694933++  63  84 

— 

COMPTES  DES  BATIMENTS.  IV. 

IMPRIMERIE  NATIONALE. 
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COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


CHÂTEAUX  DE  MEU] 


. . 

CONDUITES, 

J 

ANNÉES. 

MAÇONNERIE. 

TERRASSES, 

CHARPENTERIE. 

COUVERTURE. 

MENUISERIE. 

' SERRURERIE. 

VITRERIE 

JARDINAGES. 

1696 

i533i**  33  9d 

2oo46**  33  id 

3620**  33  3d 

1939**  103 

7652**  63  9d 

5379**  53  3d 

2398**  l 

1697 

8200** 

23g75**  4“  4d 

i45o** 

1234** 

3794**  i33 

6o44**  9’ 

i735*t 

1698 

88oo** 

3 1 1 64**  73  6d 

1268**  9" 

1 707** 

10796**  123  5d 

6483**  6S 

2 1 5 1** 

1699 

37694** i53 

21639**  15  3d 

45oo** 

2075** 

21986**  7“  3d 

6908**  183  gd 

1 832** 

1700 

30200** 

10126**  105  ld 

7694**  g3 

3i5o** 

22660»*  73  8d 

4666**  i38d 

2599** 

1701 

61029**  i53  ioa 

7951**  l3  10d 

44oo** 

1 325** 

46n**  o3  7d 

21 55**  i43  4d 

954***  1 

1702 

i58oo** 

9122**  183  3a 

2000** 

925** 

4782**  183  8d 

8 1 3 1 ** 

2210** 

1703 

883i**u‘  8d 

6078**  i43 

2576**  53 

1100** 

5664**  193  nd 

2216**  193  6d 

2210** 

1704 

2o388**  0*  id 

6716**  163  7d 

1100** 

334i**  23  iod 

1696**  2 3 

i5o5** 

1705 

885o** 

4779**  i43 

47**  103 

i4oo** 

6775**  194  7d 

8260**  53  3d 

1750** 

Total  par 
chapitre . 

2i5ie5**  6s  4d 

i4i6oo**  103  1 id 

27556**  163  3d 

i5955**  103 

92056**  83  8d 

50932**  13  9d 

1 9346** 

r r . -r.ror 

MACHINE  DE 

ANNÉES. 

MAÇONNERIE. 

TERRASSE. 

CHARPENTERIE. 

CUIRS, 
GODDRON,  ETC. 

COUVERTURE. 

SERRURERIE. 

MENUISER 

PLOMBERI 

1696 

2591**  83  id 

8o3**  173  6d 

12255**  63  8d 

2527**  i53 

5oo** 

io568**  i4*  6d 

307**  1 1* 

1697 

ng4**  1 2*  4d 

234**  2*  7d 

i43oi**  83  6d 

234i**i63  4d 

250** 

i3345**  163 

250**  g3; 

1698 

3710**  123  4d 

5o4**  103 

12749**  4* 

283i**  o3  6d 

25o** 

12722**  63  3d 

4oo** 

1699 

10708**  i6s  8d 

5192**  73  5d 

13339»*  8*  2d 

388o**  123 

865**  33  4d 

16768**  i43 

1807** 

1700 

8243**  43 

12865**  13  4d 

13965**  193  6d 

3566**  173  2d 

820**  i38d 

1 1 936**  1 43 

877**  o3 

1701 

999ttl73  7* 

4991**  9*  iod 

1 8663**  63  5d 

3836**  53  8d 

5oo** 

11877**  *3“  id 

1 633**  33 

1702 

621**  13 

1196**  43  7d 

53g4**  23  6a 

2774**  l63  2d 

1000**  13  3d 

io846**  163  6d 

i5o8**  i33 

1703 

1750**  123  6d 

i579**  163  4d 

4746**  o3  9d 

1902** 

526** 

io3o8**  i53 

265**  19* 

1704 

2678**  4"  iod 

2307**  173  6d 

4638**  i39d 

24 12** 

1027**  9’  2d 

8 1 3 1**  i4s 

558**  3* 

1705 

960**  t3‘  1 id 

9808**  83  4d 

4485**  193  2d 

2 684** 

759*t  83 

9707**  73  3d 

75ott  i5* 

r Total  par 

chapitre . 

33459**  33  3d 

32483**i53  5d 

io4538**  173  5d 

28757**  2*  10d 

64g8**  33  5d 

1 i6âi4**  103  7d 

8358**  i5‘ 

■ 

RÉCAPITULATION  DES  DÉPENSES. 
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DE  CHAVILLE. 


LOMBERIE , 
PAVÉ. 

OUVRAGES 
DE  CUIVRE. 

PEINTURE 
ET  DORURE. 

SCULPTURE, 

MARERERIE. 

ENTRETENEMENTS, 
DIVERSES  DÉPENSES. 

OUVRIERS 

À JOURNÉES. 

TOTAL 
PAR  ANNÉE. 

i35o» 

1000» 

i85o» 

2100» 

7120»  5’5d 
4n»  g*5d 
2 474»  17*  5d 
38oo» 

5oo» 

1900» 

455»  17*  9d 
4oo» 

2265»  g’ 
55oo» 
ia4o5» 16’ 
900» 

3oo» 

1000» 

3oo» 

n 

i875»  6S  5d 
620»  4* 
3i64»  8*  7d 
17159»  ios  8d 
i3ao8tt  i*  5d 
677a»  3S  7d 
6918»  i35  8d 
3a  84»  g5  6a 
83o» 

2667» 

889»  6*  4d 
3ao» 

36n» 
i54i9»  a* 
i5734»  ias  iod 
3227tt  l4*  3d 
18609» 

4992»  i4*  gd 
576» 

483»  io* 

20174»  l6* 
25o48»  i3‘ 
27o6i»  a*  6d 
28342»  9*  4d 
26783»  85  4d 
ig7i i»  ns  4d 
275go»  a* 
27o85»  12’ 
io867»  ios  3a 
2gn5»  3" 

i36i»  ig* 

1 358»  2“ 

1202»  l6*  2d 

3635»  195  8d 
53a8»  125  6d 

719att  7* 
964i»  8*  nd 
8192»  i78  3d 

11 

i3i83»  ia  4d 

8a474»  ios  iod 
75i8o»  13*  nd 
ioi525»  16’  5d 
167793»  il*  6d 
161667»  7*  nd 
120642»  6*  2d 
io85o5» 18* 1 id 
77o34»  3“  7d 
47820»  11*  9d 
79202»  3*  2d 

a5o6»  i a 5 3d 

â3527«  2*gd 

564gg»  17*  iod 

63863»  o*  id 

24i78o»  7*  gd 

5iog7»  3*  iod 

1021847»  3’  2d 

1ÈRE  DE  SEINE. 


PAVÉ. 

CHARBONS , 
POTS  À BRÛLER. 

CONDUITES 
DE  GRÈS. 

OUVRAGES 
de  cuivre. 

VITRERIE. 

DIVERSES 

DÉPENSES. 

OUVRIERS 

À JOURNÉES. 

TOTAL 
PAR  ANNÉE. 



n 

u 

n 

00» 

99»  5*  5d 
93»  7*  5d 
u 7»  10*  10d 
l76»  5*  5d 
5o4»i3*  4d 
u 

4 17»  10* 

II 

n 

266» 

110»  5* 

II 

i47» 

124g»  i4* 
i764»  9* 
712»  7’  6d 

13  36»  10* 

II 

n 

// 

// 

1200» 

// 

399»  10* 

II 

II 

225o» 

1809»  8*9d 
n 

583»  6*  8d 
i4oo» 
i4oo» 
i4oo» 
i675»  4* 
io5o» 
i4oo» 

55»  8*9d 
206»  6*7d 
u 

167»  0“  5d 
i44«  4*  3d 
219»  4 5 
48»  1*  4d 
106»  2*3d 
62»  16*  gd 
i46»i3* 

2016»  19*  7d 
38oi»  2*nd 
4n»  i5* 
1700»  19* 

1 443»  16*  6d 
2965»  105  9d 
2701»  2*  6d 
17 36»  5* 
i883»io*  6d 
i749»  7*  6d 

17272»  0“  4d 
i6983»  8*  6d 
igo5i»  i5“  5d 
i6744»  5’ 
i47g5»  3“ 
i64ii«  i*6d 
18798»  2* 
17934»  0*  id 
18284»  i5* 
17237»  1 8“  4d 

52793»  1*  9d 
547l8»  12*  ld 
5a83i»  3’  6d 
7a523»  12*  8d 
70667»  12“ 
65090»  19’  7d 
46853»  12*  6d 
44456»  5* 
45io3»  i4‘  iod 
434û2» 18* 

5gi»  2*  5d 

4667»  5*  6d 

2826» 

12967»  19’  5d 

1 155»  17*  4d 

20610»  9’  3d 

l735l2»  9*  2d 

54844i»  ii*  nd 

" 80. 

1262 


COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


DIVERSES  MAIS 


ANNÉES. 

MAÇONNERIE. 

CHARPENTERIE. 

COUVERTURE. 

MENUISERIE. 

SERRURERIE. 

VITRERIE. 

plomber: 

ET  PAVÉ. 

1696  

1697  

1698  

1699  

1700  

1701  

1702  

1703  

1704  

1705  

Total  par 
chapitre . 

6n3**i49  3d 

6"9tt  9"  9d 
i33oa**  3S 
3836i**i93  9d 
5o635**  89  ia 
21748**  2S  10d 
i64o4**  1 19  8d 
256o8**  i39  gd 
8190** 

423gi**  59  7d 

1687*1  4“  9d 
1697**  65 
1 4 1 7*+  7S  id 
7i85«  7* 
3g35«  89 
3g5o** 

6195**  6“ 
11209**  1q3  1()d 
335o**  o9  iod 
g52i**  g"  1 od 

703**  9S  iod 
6962**  39  19 
606**  j69  9d 
2927**  109  1 ld 
63oo**  7*  5d 
1 i85o** 

56oo** 

8i46**  59  8d 
7418**  179 

2629**  189  9d 

3333**  79  2d 
3438**  129  8d 
4899**  39  10d 
io5a6**  1 is 
9386**  193 
4787**  g9 
745o**  1 2 9 6d 
13286**  39  gd 
1 2 1 3 2**  39  3d 
12254**  69  5d 

1 636**  109  9d 
1256**  129  iod 
2663**  179  nd 
6697**  189  3d 
4o47**  7a  3d 
4344**  193  9d 
9600** 

23206**  19  9d 
7798**  3“  6d 
9979tt  6” 

a566**  2 9 6d 
2609**  i49 
3oo6**  119  2d 
4446**  i7s 
345 1**  i4 9 iod 
2900** 

2587**  109 
2707**  45  g3 
5595**  179  10d 
3485**  o9  id 

5l2**  1! 
544**  ( 
// 

i35o** 
4499**  1; 
1000** 
2500** 
a 36 1 8**  17 
2777**  3 
817**  1É 

228986**  89  8d 

5o  1 49**  o“  4d 

5ao45**  g9  5d 

8 1 4 g 5 **  83  7d 

71230**  i8s  od 

33279**  1 2 9 2d 

37620**  1 1 

ACADÉMIES,  GOBELINS,  GRAVURE,  LOY 

ANNÉES. 

ACADÉMIES 

LE  PEINTURE 
ET  D' ARCHITECTURE. 

ACADÉMIE 

DE  ROME. 

GOBELINS 

BT 

SAVONNERIE. 

MÉDAILLES, 

GRAVURES. 

FEUX  D’ARTIFICE 
PLOMB. 

, LOYERS 

DE  MAISONS. 

FONDS  LIBEI 

1696  

1697  

1698  

1699  

1700  

1701  

1702  

1703  

1704  

1705  

Total  par 
chapitre. 

317 6tt  12S  iod 
2817**  5“  2d 
2877!+  119  gd 
7067**  83  1 id 
1 io65**  i43  6d 
g342**  1 3® 
8820**  ta3 
1 1 i65**  1 2 5 4d 
935a** 

1 1161** 

12030** 
i38oo** 
i378o** 
19450** 
i5ia5** 
12100** 
19717**  2 9 
6200** 

i585o** 

16110** 

15975**  t49 
12853**  69  1 id 
12371**  189 
78795**  39  6d 
61678**  39  2d 
55275**  29  8d 
104875**  2 9 6d 
53778**  l9 
83355**  o9  3d 
119560**  39 

n 

10^1 1^  5® 
54o* 
8io8tt 
2871^  2 8 7d 
// 

// 

// 

// 

// 

// 

/i  2g38^  195  3d 
177^5^  g8 

// 

U 

n 

n 

// 

n 

// 

4200**  109 
5585** 

4371**  i39 
io35o** 
12396**  69  2d 
12667** 

1 3 1 a6**  109  9d 
10527**  169  gd 
6930**  49 
i3986**  49 

63 1 3 1 9**  1 s 
121900**  7 
727871**  5 
178544**  i4 
48274**  i4 
63597**  7 
491898**  6 
1 554 1 6** 
45269**  5 

108102**  10 

76836^  ios  6d 

i44i6a**  2 9 

5g85 1 7*t  i5s  od 

1 2060**  7"  7 d 

6o684**  8"  3d 

g4o4i**  4*  8d 

2672194**  1 

RÉCAPITULATION  DES  DÉPENSES. 
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IfALES. 


IVRAGES 

BRONZE. 

PEINTURE 
ET  DORURE. 

SCULPTURE 
ET  MOULAGES. 

MARBRERIE. 

SABLE, 
TERRASSES 
ET  JARDINAGES. 

DIVERSES 

DÉPENSES. 

JOURNÉES 

D'ODVRIERS. 

DESSINS 
BT  GRAVURE, 

GLACES. 

TOTAL 
PAR  ANNÉE. 

6»  1 2 3 2d 
)3«  i33 

>i»  i68 

2»  53 
3 4»  83  8d 
33++  iis 
4o»  33 
32»  8S 

10»  l3 

53+1  i33 

ag85++  63 
2082++  i23 
1590»  i33  2a 
18655++  163  2d 
i5534t+  8siod 
io325«  i 03  2d 
16232++  0*1  od 
ioo56H  183 
7 5 27++  1 13  6d 
8557++  83  4d 

3579++  12* 

1 4 1 3 1++ 
ii355t+ 

16427++  i73iod 
7686++ 113  4d 
27108++ 123 
5i4o3++  53 
72990++  o3  id 
53176++  2 3 3d 
6o535» 

72231+  ! g3i  id 

1706++  93  4d 
12129++  163  ld 
10473+1  7S  4d 
10669H  63 
3675++  143  8d 
19098++  i45  7d 
12732++  1 is  gd 
2888++  i3nd 
3oi3i++  2snd 

271++  i337d 
80++ 

1 63++ 

367++  i236d 
g45++  183 
17324++ 
3200++ 

5 1 8 5++  13 
i5oo++ 
1892++  i33 

31742++  3siod 

l8l  19++1 13 

9390++  13  6a 
6 1 52++  13 
12627I+  83  7d 
3io2++i8s  6d 
5093++103  7d 
1025l++ll3  2d 
1 1 453++  2snd 
8622++  83  2a 

// 

n 

n 

343i++  5S  8d 
2 3934++  g3  8d 
2891 4++i  5a  8d 
i537i++  73  8d 
i4o56++i23  4d 
33427++  53  gd 
17273++133 

65o++ 

n 

n 

3259++ 123 
n 

1 53++ 

5o5++ 

3241+ 

6011++  is  7d 

1223++  103 

63632++  i43nd 
5855i++  43  id 
60576++  63  6d 
i42o36++  15  5d 
1 55 1 5g++  g3  id 

142568*+ i35  r-à 

164382++  i3iod 
243672+1  os  3d 
i83955++  i33  id 
23254i++  i33  id 

78»  io3  iod 

93548++  53  od 

3i8393+i  o3  6d 

110729++  4“  6d 

30929I+  i83id 

1 1 6554+t  1 7S  3d 

i364ogt+  9*  gd 

1212Ô+1  3“  ryd 

1447075+*  i7siod 

! MAISONS,  FONDS  LIBELLÉS,  GAGES  D’OFFICIERS. 


RIVIÈRE 

D’EURE. 

AUGMENTATION 
DE  GAGES. 

GAGES 

par 

ORDONNANCES. 

GAGES 

D’INVALIDES. 

GRATIFICATIONS. 

GAGES 

D’OFFICIERS 
ET  EMPLOYÉS. 

DÉPENSES 

DE  MEIJDON 
payées 

PAR  MONSEIGNEUR. 

TOTAL 
PAR  ANNÉE. 

5 5 9++  17’  6d 
72311  8s9d 
960++  10s  4d 
419I+  i43 
53g+t 
1 44++ 

332++ 

346*1  Gd 
5 1 5++ 
o65+* 

102827^  198 
// 

// 

Marbres. 

92333*  89  3d 
// 

// 

// 

11 

u 

117392++  l3 
12l457» 
127756»  93  iod 
191226» 
i454oi»  1 2*  5d 
129408»  2 3 7d 
212397»  8S 
181298» 
174397» 
187165» 

2220»  l8‘ 

5i4i»  g3 
10474»  i43 
1 1224»  I73 
7 5g A++  63  8d 
8626» 

8087» 

6435»  103 
7466» 

8637» 

7328»  103 
20887» 
12677» 
16161»  i53 
18257»  is  6d 
10126» 
23755»  i3s  8d 
2 42 1 4» 
i4862» 
18757» 

96763»  183  9'1 
94o63»  i83gd 
8848i»  53  9d 
60714»  i5s  gd 
io5238» 
117074»  175  6d 
ii4668»  193  gd 
1 1 1703»  i8s  gd 
ni643»  183  9d 
58703»  183  gd 

// 

// 

n 

9623»  13  4d 
11918»  123  5d 
5ogo4»  33  4d 
160609»  ios  9d 
286871»  i53 6d 
199803»  6S 
434oo»  8S  id 

997795++  i33  id 
446208»  193  1 id 
1021907» 173 
593675*+  g3  6d 
534ig3»  13  8d 
47i i65»  63  5d 
1 160288»  5S  1 id 
85o457»  g3  iod 

673443»  1 4S 
5go648»  43  6d 

Î6o5++  6 3 id 

195161»  7s3d 

1587898» i33 iod 

75907»  i43  8d 

167026»  o3  2d 

959057»  1 2 3 6d 

762630»  1 7”  5d 

7339784»  13  iod 

1264  COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


PÉPINIÈRES,  FLEURS  ET  PLANTS  D’ARBR 


ANNÉES. 

FLEURS 

et 

PLANTS  D’ARBRES. 

TERREAUX 

ET  FUMIERS , 
VOITURES. 

LABOURS 

ET  JARDINAGES. 

OSIERS 

ET  MANNEQUINS, 
POTS  DB  TERRE. 

DIVERSE? 

DÉPENSES. 

1696 

5947tt  9“  &d 

1902»  ii‘ 

OO 

OO 

O 

=4= 

CO 

io59tt  33  3d 

221 8»  113 

1697 

n54i»  i83  8d 

1 i42tt  io“  4d 

10277»  i5s  nd 

1 5 5 1 tt  7*  9d 

1608»  7“ 

1698 

91 36»  î is  5d 

m3»  o3  4d 

18710»  13  3d 

i58i»  43 

55i»  183 

1699 

3o567»  175  ad 

n 

g636tt  i5s  8d 

3 1 7 i+t 

// 

1700 

17104»  9’ 

n 

25706»  183  5d 

2656»  103 

3ig»  i53 

1701 

6i533»  i9s  5d 

2i38»  i53  3d 

11 

1818»  43 

1047» 19" 

1702 

36019»  3S iod 

i382»  io* 

n 

2983*+  163 

u 

1703 

48738tt  3*  8d 

1089»  53 

u 

2922»  7s9d 

n 

1704 

n 

n58»  2 5 

igo55»  163  3d 

664tt  33 

n 

1705 

u 

i3gi»  8S 

21918»  9* 

1379»  13 

67  2* 

Total  par  chapitre 

22o58g»  123  7d 

n3i8»  13 1 id 

1 1 4 1 76^  o3  od 

19786»  163  9d 

6420»  1 3*  2 

RECAPITULAT] 


ANNÉES. 

CHÂTEAU 

DE  VERSAILLES. 

ENVIRONS 
DE  VERSAILLES. 

JARDINS, 

INVALIDES, 

COMPÏÈGNE. 

CHÂTEAU 

DE 

SAINT-GERMAIN. 

CHÂTEAU 
DE  MARLY. 

1696 

73o3o»  43  2d 

56 1 87»  1 is  5d 

i59835»  2 3 3d 
i55387»  1^s  7d 
214674»  33nd 
331206»  23  2d 
22458o»  33  5d 
218621»  83  4d 
226739»  6“  1 id 
291002»  113  nd 
224i3o»  63  8d 
367609»  163  3d 

n5og»  43  nd 
11786»  113  nd 
15699»  n9  9d 

190491» l3* 

1697 

1698 

127202»  83  id 

UfinnRtt  .5  ^d 

199554»  g* 

1699 

100277»  2 6d 

3g4go9» 163 

1700 

102400”  8 6 

29661»  73  id 

767639»  8* 

1701 

5oi243»  63  5d 

fi»  . . d 

114292”  1 
119886» 173  9d 

3o5gi»  193  7d 
107680»  9*  6d 
40783»  2 3 
35i4o»  193  nd 
46oi8»  53 
37319»  i33  gd 

600247» i5* 

1702 

391056»  33 

1703 

140100”  10  4 

114399»  103  9d 
86go4»  2 3 2d 
99763»  i33  iod 

424920» 103 

1704 

597816»  43 

1705 

433289»  83  9d 

429443»  7" 

366889»  183 

Total  par  chapitre 

3490407»  193  7d 

io4842i»  63  5d 

2413786»  i5‘  5d 

366o8i«  53  5d 

4362969»  83 

RÉCAPITULATION  DES  DÉPENSES. 
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IBOURSEMENT  D’HERITAGES. 


OUVRIERS 

PÉPINIÈRES. 

MAÇONNERIE. 

CHARPENTERIE , 
MENUISERIE, 
COUVERTURE. 

SERRURERIE , 
PLOMBERIE. 

CYGNES. 

REMBOURSEMENT 

D’HÉRITAGES. 

TOTAL 

PAR  ANNÉE. 

169 gtt  0*  9d 

f33o*  7* 
M79*  19*  8d 
1270*  9’  id 
3326*  la* 

317  5^  O5  2d 
5a53«  4*  7d 
6081*  5*  4d 
5228*  6“  2d 
4 375*  i5*  nd 

U 

1218*  1 4“  iod 

3218*  i5» 

n 

200* 

21  9*  12*  8d 
44a*  8*  4d 

II 

II 

II 

Il 

i53* 

362*  9" 
n 

221* 10* 
483*  6’4d 
266*  12’ 
i43*  10“ 
4i3*  10’ 
n 

Il 

200*  l4*  8d 
i46*  18* 

II 

273*  1* 
36*  5* 
335*  i5* 
n 
n 
n 

u 

n 

719*  i4*  8d 

4i5*  2* 
n 
n 
n 
n 
u 
n 

a 

II 

II 

II 

II 

96667*  6*  gd 
68i*  16* 
n 
u 
n 

34696*  18*  nd 
35024*  16*  8d 
39020*  12* 
54o6i*  3*  nd 
62808*  i5‘  5a 
183120*  8*  7d 
67365*  5*  9d 
78974*11*  gd 
36519*17*  5d 
49738*  i5*  1 id 

2 2 20*  O5  8d 

5299^  10*  iod 

20 43*  17*  4d 

992*  i3*  8d 

n34*  16*  8d 

97349*  2*9d 

64 1 33 1*  6*  4d 

iS  DÉPENSES. 


enÂTEAU 

FONTAINEBLEAU. 

MEUDON 
ET  CHAVILLE. 

MACHINE 
DE  LA  RIVIÈRE 
DE  SEINE. 

DIVERSES  : 
MAISONS. 

ACADÉMIES, 

GOBELINS, 
FONDS  LIBELLÉS,  GAGES. 

PÉPINIÈRES 
FLEURS,  ETC. 

TOTAL  GÉNÉRAL 
PAR  ANNÉE. 

15912*  18’ 

82474*  10*  iod 

5-2793*  1*  9d 

6363a*  i4*  nd 

997795*  i3*  id 

346g6*  18*  nd 

1 73835g*  i4*  2d 

i8i53*  5*  id 

75l8o*  12*  lld 

54718*  12’  ld 

5855 1 « 4’  id 

446208*  19*  nd 

35024* 16*  8d 

1186399*  i4*  id 

3i532*  5*  id 

101525*  16“  5d 

5283i*  3*  6d 

60576*  6*  6d 

1021907* 17* 

3g020*  12* 

2160167*  3’  5d 

283o6*  3* 

167793*11*  6d 

72523*  12*  8d 

i42o36*  1*  5d 

593675*  9*  6d 

54o6i*  3*  1 id 

2775544*  10“  id 

61470*  i3*  7d 

161667*  7*nd 

70667* 12* 

i55i5g*  9*  id 

534ig3*  i*  8d 

62808*15*  5d 

259o653«i3“  6a 

a32o56*  19*  id 

120642*  6*  2d 

65090*19*  7d 

i42568*i3*  7d 

471165*  6*  5d 

183120*  8*  7d 

2553i32*  18’  1 id 

108871*  18“  id 

io85o5*  18*  nd 

46853*  12*  6a 

164382*  i*iod 

1160288*  5’  nd 

67365*  5*  gd 

3067762*  1*  5d 

83o66* 18* 

77034*  3“  7d 

44456*  5* 

243672*  0“  3d 

85o457*  9*  iod 

78974*  il*  9d 

27o453o*i5‘  3d 

55433*  i3*  7d 

47820*  1 1*  9d 

45io3*  i4“  iod 

183955*  1 3*  id 

673443* i4‘ 

36519*17’  5d 

2 2 38oo4*  i3*  5d 

60128*  l3*  2d 

79202*  3*  2d 

43402*  18* 

93254i*  i3*  id 

590648*  4*  6d 

4g738*  i5*  nd 

236o534*i8*  5d 

694933*  6*  8d 

1021847*  3*  2d 

54844i*  11*  nd 

1447075* 17* iod 

7339784*  i*iod 

64i 33 1*  6*  4d 

23374080*  2*  8d 

LISTE 


DES  ARTISTES,  LITTÉRATEURS  ET  SAVANTS 
NOMMÉS  DANS  LES  COMPTES  DES  BATIMENTS 
DE  1696  À 1705. 


ARCHITECTES. 

Antoine  fils. 

Boffrand  (Germain). 

Bullet  (Pierre). 

Cailleteau  (Pierre),  dit  Lassurance. 
Cottart  (Pierre). 

De  Cotte  (Robert). 

De  Lespine  (Pierre-Nicolas). 

De  Lisle. 

Desgodetz  (Antoine). 

Dorbaï  (François). 

Gabriel  (Jacques). 

Gabriel  (Jacques-Ange). 

Gobert. 

Haiidouin  ( J ules-Michel-Alexandre  ). 
Lambert  (Pierre). 

Lassurance  (Cailleteau,  dit). 
Lemaistre  aîné  (Pierre). 

Le  Maistre  (Jean-Pierre). 

Le  Nostre  (André). 

Mansard  (Jules  Hardouin). 

BRODEUR. 

Dei.aistre. 

DESSINATEURS. 

Abeille. 

Andrieux. 

Armand. 

Albert  aîné. 

Aubert  jeune. 

Barbier. 

Bbrain  fils. 

Carlibr  aîné. 

Cauchy. 


Chuppin. 

Dorbay. 

Dufresny  de  Rivière. 

Hanicle. 

Jumel  (Michel). 

Lague'pière. 

La  Rue  (Antoine). 

Lescuyer  (Antoine). 

Marquis. 

Merault. 

Nivelon. 

Rivet  fils. 

Serin. 

Tanevot  père. 

ébénistes. 

Boulle  (André-Charles). 

Cucci  (Dominique). 

Lochon  (Julien),  dit  Percheron. 
Montbard. 

Oppenord  (Jean). 

émailleur. 

Hubin. 

fondeurs. 

Barbier  (Nicolas). 

Drouart. 

Drouilly  (Les  frères). 

Keller. 

Le  Moyne  (Gilles). 

Le  Nègre  ou  Nècre. 

Le  Pileur. 

Nainville. 

Paulard  ou  Pollard  (Charles-François). 
Paulard  (Louis-François). 


Roger  (Joseph). 

Sautray  (Guillaume). 

Sohier  ou  Soyer. 

Taupin  (Jean). 

Traület. 

Vassou. 

VlLLERS. 

VlNACHE. 

GRAVEURS  EN  MÉDAILLES. 

Bernard  (Thomas). 

Varin  (Jean). 

GRAVEURS  EN  TAILLE-DOUCE. 

Audran  (Benoit). 

Bercy. 

Châtillon  (Louis de). 

Chevalier. 

Le  Clerc  (Jean). 

Le  Clerc  (Sébastien). 

Le  Pautre. 

Marchand  (Étienne). 

Mavelot  (Charles). 

Montbard. 

Roullet. 

Roussel. 

Rousselet. 

Simonneau  aîné. 

Tardieu. 

Valentin. 

LITTÉRATEURS  ET  SAVANTS. 

Butterfield  , géographe. 

Defer,  géographe. 

De  la  Hire,  mathématicien. 
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De  Saint 'Georges  (Guillet),  historio- 
graphe. 

Du  Vernay  (Joseph-Guichard),  anato- 
miste. 

Félibien  (André),  historiographe. 
Félibien  (Jean-François),  garde  du  ma- 
gasin des  antiques.' 

Jaillot,  géographe. 

Mosnier  (Gassion),  voyageur  au  Levant. 
Nolin,  géographe. 

MÉDECINS,  CHIRURGIENS.  - 

Dacquin  (Antoine). 

Dacquin  jeune. 

De  Bourges. 

Façon  (Guy-Creseenee). 

Jacquin. 

Laransot-Dupré. 

Lünague  (appelé  Limagne  par  erreur  dans 
le  volume  précédent). 

orfèvres,  joailliers,  lapidaires. 

B ALUN. 

Branky  ou  Branchy,  graveur  sor  pierres. 
Delaunay  (Nicolas). 

Gossuin. 

Ladoireau. 

Massé. 

PlTAN  OU  PlTAU. 

Tellier,  lapidaire. 

peintres. 

Alexandre  (Alexandre  Ubeleski  , dit). 
Allegrain  (Étienne). 

André  del  Sarte. 

Anguier  (Guillaume). 

Aevier  (François). 

Audran  (Claude). 

Bailly  (Nicolas). 

Baptiste  (Jean-Baptiste  Monnoyer,  dit). 
Benoist  (Antoine  [ou  Gabriel]). 

Bertin  (Nicolas). 

Blin  de  Fontenay  (Jean-Baptiste). 
Blanchard  (Gabriel-). 

Blanchard  (Philippe-Thomas). 

Boullogne  (Bon). 

Boullogne  (Louis).  . 

Boullogne  (Madeleine). 

Boordet  (Jacques). 

PmuRGAULT  (Etienne). 

Carré. 


Cassinat. 

Cazes  (Pierre-Jacques). 

Chéron  (M"°  Élisabeth-Sophie). 
Chirest. 

Ciron  (François). 

Giron  (Louis). 

Collet  (D"c). 

Colombel  (Nicolas). 

Corneille  aîné  (Michel). 

Corneille  jeune  (Jean-Baptiste). 
Cornical  (Michel  de). 

Cossiot  (Jean  ). 

Coypel  père  (Noël). 

Coypel  fils  (Antoine). 

Cristophe  (Jean ). 

Delafosse  (Charles). 

Desauziers  (Guillaume). 

De  Sève  (Gilbert). 

De  Sève  ainé  ( Pierre). 

Desormeau. 

Desportes  (François). 

Dubois  (Louis). 

Dulin  (Pierre). 

Du  Mény  ou  Dumesnil. 

Fleury. 

Fontenay  (Henri-François). 

Fournier. 

Francart,  peintre  sur  verre. 
Francisque. 

Friquet  de  Vauroze  (Jacques-Claude). 
Galloche  ( Louis). 

Gayot. 

Grenet  (Pasquier). 

Grieux. 

Hallé  (Claude-Guy). 

Haubrat. 

Hérault  (Charles-Antoine). 

Houasse  (René-Antoine). 

Houasse  (Michel-Ange). 

Joubert  (Jean) , peintre  en  miniature. 
Jouvenet  (Jean). 

Jumel  ( Charles). 

Laporte. 

Le  Brun  (Charles). 

Le  Brun  (Jean). 

Le  Clerc  ( Philippe) , peintre  sur  verre. 
Le  Comte. 

Lefebvre  (François). 

Le  Moyne  (François). 

Le  Moyne  (Jean). 

Le  Pautre  (Pierre). 

Lévier,  peintre  sur  verre. 

Martin  ainé  (Jean-Baptiste). 

Martin  jeune  ( Pierre-Denis). 


ROI. 

Meunier  (Philippe). 

Michu,  peintre  sur  verre. 

Mignard  (Pierre). 

Monnoyer  (Jean-Baptiste).  — Voy 

TI STE. 

Nattier  (Jean-Baptiste). 

Nattier  (Jean-Marc). 

Paillet  (Antoine  ). 

Paillet  (Christophe). 

Paillet  jeune  (Barthélemy). 
Parrocel  (Joseph). 

Pavillon. 

Peros. 

Person  - — Voy.  Poerson. 

Pesne. 

Petit  (Thomas). 

Poerson  ( Charles-François  ). 
Poerson  jeune. 

Poisson  (Louis). 

Raphaël. 

Rigault  (Hyacinthe). 

Romain  (Jules). 

Rubens  (Pierre-Paul). 

Saint-Yves  (Pierre  de). 
Sainte-Marie. 

Silvestre. 

Simon. 

Simpol  (Claude  de). 

Slodtz  (Sébastien). 

Spazement  (Nicolas). 

Stiémart. 

Stiémart jeune  (François). 

Thury  (Denis). 

Tiercelïn  (Nicolas). 

Tristan. 

Van  der  Meulen  (Adam-François). 
Verdier  (François). 

Vernansal  (Guy-Louis). 

Villeneuve. 

Vivien  (Joseph). 

Wleughels  (Nicolas). 

Yvart  ( Baudouin). 

sculpteurs. 

Adam  (Zéphirin). 

Arcis  (Marc  d’). 

Armand  ou  Harmand. 

Azmant. 

Barrois  (François). 

Belan  (Marin). 

Bergea  (Nicolas). 

Bertin  (Claude). 

Bertrand  (Philippe). 
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Blanchard  frères. 

Blanchet. 

Blin  (Marin). 

Bodrderelle  (David). 

Boutet  (Paul). 

Briquet. 

Buirbtte  (Jacques). 

Caffieri  (Philippe). 

Caillard. 

Cari.ier. 

Cayot  (Claude-Augustin). 
Charmeton  (Christophe). 
CoRDIER. 

Cornu  (Jean  ). 

Coudra  y ( François). 

Coustou  (Nicolas). 

Coustou  (Guillaume). 

Coysevox  (Antoine). 

Dauphin  de  Sainte-Marib. 
Dedieu  (Jean). 

Deff.r  (Jean). 

De  Gouy  (Vincent). 

Delalande  (Louis). 

Delalande  (Robert). 

Desjardins  (Martin). 

Dieu.  — Voy.  Dedieu. 

Diot. 

Drouilly  (Jean). 

Dufour  ( Nicolas). 

Dugoulon  (Jules). 

Dupré. 

Flamen  (Anselme). 

Flamen  fils. 

Fontelle  (François). 

François  aîné  (Jean). 

François  jeune  (Louis). 

Frémin  (René). 

Gaignard. 

Gaillard. 

Garnier. 

Gérardin. 

Girardon  (François). 

Godequin. 

Goupil  ou  Le  Goupil  (André). 
Gouy  ou  de  Gouy  (Vincent). 
Gramois. 

Granier  (Pierre). 

Grf.ttepin. 


Guyot. 

Hardy  (Jean). 

Havard. 

Herpin. 

Hourlier. 

Houzeau  (Jacques). 

Hulot  (Nicolas). 

IIurtrelle  (Simon). 

Jacob  (Claude). 

Jollivet. 

Jolly  (Barthélemy). 

Jouvenet  (Isaac). 

Jouyenet  aîné  (Noël). 

JuLLIEN. 

Lalande  (Robert). 

Lambert. 

Lance. 

Langlois  ( Pierre  ). 

La  Pierre  ou  de  la  Pierre. 

Le  Comte  ( Louis). 

Lefebvre  (Armand). 

Legeret  (Jean  ). 

Le  Goupil.  — Voy.  Goupil. 

Le  Grand. 

Le  Gros  (Louis). 

Le  Gros  (Pierre). 

Le  Lorrain  (Robert). 

Le  Maire  fils. 

Le  Moyne. 

Le  Pautre  (Pierre). 

Le  Pileur  (Jean). 

Lespingola  (François). 

Magnier  ou  Manière  (Philippe  ou 
rent). 

Martin.  — Voy.  Desjardins. 

Masson  ou  Massou  (Benoit). 
Maubouge. 

Mazeline  (Pierre). 

Mazière  aine  (Simon). 

Mazière  jeune. 

Melo  (Barthélemy  de). 

Meusnier  (Henry). 

Meusnier  (Nicolas). 

Montéant. 

Nicque. 

Noël. 

Nourisson  ou  Naurissart  (Eusèbe). 
Offeman. 


Pallu. 

Pineau  ( Jean-Baptiste). 

Poirier  (Claude). 

Poultier  (Jean). 

Presta. 

Prou  (Jacques). 

Raon  (Jean). 

Raon  fils. 

Regnard  ou  Renard  (Nicolas). 
Regnaudin  (Thomas). 

Robert  (Jean). 

Roger  (Joseph  ou  Léonard). 
Rousseau. 

Roussel. 

Sainte-Marie.  — Voy.  Dauphin. 
Simony. 

Taupin  (Pierre). 

Théodon. 

Thibault. 

Thierry  (Jean). 

Tuby  (Jean-Baptiste). 

Tuby  fils  (Jean-Baptiste). 

Van  Clève  (Corneille). 

Varin  (Pierre). 

Veriot. 

Viet. 

Vigier  (Philibert). 

Vivien. 

VoiRIOT. 

TAPISSIERS. 

Barrère. 
i-  Bordé. 

Delacroix  (Jean). 

Delacroix  fils  (Jean). 

De  la  Tour. 

Dupont  (Louis). 

Dupré. 

Em. 

Gallet. 

Jans  (Jean  ). 

J ANS  fils. 

Lafraye. 

Lalier. 

Le  Blond. 

Lefebvre  (Jean). 

Lefebvre  fils  (Jean). 

Souet  (Jean). 


TABLE  ALPHABETIQUE 
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EXPLICATION  DES  ABREVIATIONS. 


aich architecte. 

charp charpentier. 

couv couvreur. 

gr graveur. 

jard jardinier. 

maç maçon. 

mat matelot. 

méd. médaillé. 

menuisier. 

p peintre. 


Les  noms  de  personnes  sont  imprimés 
et  les  titres  d’ouvrages  en  italiques. 


prop 





stat 

tab 

tap 

ter 

vitr 

voit 

voy 

petites  capitales;  les  noms  de  lieux, 


propriétaire. 

sculpteur. 

serrurier. 

statue. 

tableau. 

tapissier. 

terrassier. 

vitrier. 

voiturier. 

voyez. 

les  sujets  de  tableaux  et  de  statues 


en 


A 


Abbeville  (Monitoires  publiés  à),  192. 

Abeille,  dessinateur,  729. 

Abraham  (Jean),  vigneron  à Chaviile, 

1037. 

vitr.,  46,  334. 

Académie  d’architecture,  56,  i3o,  i36, 
199,278,284,  333,  345,  423, 429, 
48g  , 562 , 568 , 626 , 627,  689 , 694 , 
734, 740, 741,  8o3  , 808,  869, 926, 
972,  io3o , io3i,  1081,  n3o,  n36, 
1192,  1246,  1248. 

d’architecture  : livres  à elle  four- 
nis, 740. 

d’architecture  : portraitde  LouisXIV 

à elle  destiné,  676, 733, 734. 

royale  d’équitation,  5i,  191,  34o. 

des  Gobelins  (Élèves  de  T),  52, 

195,  343,  487,  858,  969,  1080. 

Académies  de  peinture  de  Paris  et  de 
Rome , 55 , 56 , 128 , i3o , 1 43 , 1 48 , 
198,199, 2û4, 274,  275,  278,  345, 
346,  417,  4i8,  4ig,  420,  4si,  4q3, 
489,559,  56 1 , 562,  626,  627,  680, 


689,740,  8o3 , 85g,  910,  911,  gi5, 
972,  973, io3o , 1081,  1126,  1 135 , 
1192,  1193,  1246. 

Académie  de  peinture  (Exposition  de  ta- 
bleaux faite  par  1’) , 478 , 1189. 

de  peinture  (Figures  de  plâtre, 

restauration  de  1’),  965. 

de  peinture  (Médailles  décernées 

aux  étudiants  de  1’),  55,  198,  199, 
345, 48g,  627,  972. 

de  peinture  (Vaisselle  d’argent 

livrée  à 1’),  972. 

Accaclt,  marchand  de  marbres,  978. 
Acérés  (Outils),  892. 

Acuard  (Mathurin),  ter.,  112. 

Acier  (Fourniture  d’),  3g4. 

de  Hongrie,  io4. 

Adam  (Antoine),  jard.,  365,  497. 

(Zéphirin)  ,sc.,  331,472, 592, 612, 

6i3 , 652,655,728,742,  770,  955. 

» voit.  45 1. 

Adenet,  maç.,  821,  933. 

Affroy (Didier),  men. , 8g5  1006 , 1 1 13. 


Agneau  de  bronze  doré,  g65. 

Agrafes  de  cuivre,  994,  1099. 

Agrès  de  vaisseaux,  169. 

Agrippine  (Statue  d’),  à Marly,  99. 

Aigle  de  bronze  pour  lutrin,  897. 

de  cuivre,  782. 

Aigrettes  pour  la  Ménagerie,  578,  867. 
Aire  (Tableau  représentant),  336. 

Ais  de  bateau,  598,  715. 

Aix  en  Provence,  2971  367,  678,  63i, 
700 , 747. 

Ajustages  des  fontaines,  g4 , 210,  3 1 3 , 
45o,  594,  655,  771,  886. 

Alambics  (Fourniture  d’),  108. 

Alastre  ou  Halatte  ( Forêt  d’),  1208. 
Alceste,  tab.,  675 ,791. 

Alésage  de  corps  de  pompe  , a5i,  490, 

778 1 973- 

Alexandre  , p. , 3 1 8 , 676 , 85o  ,962. 
Alignements,  664. 

Allain  (Nicolas)  dit  Bernard,  garçon 
plombier,  i24o,  1242. 

Allart,  taillandier.  106. 
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Allegrain,  p.,  1071,  1182. 

Ambassadeurs  (Hôtel des) extraordinaires 
à Paris.  — Voy.  Hôtel. 

Amelot  (Charles),  jard. , 86,  235,  245, 
363,  376,  5i  1,  523  , 646, 653, 654, 
655, 688,  762,  770,  877,  885,  916, 
989 , 996 , î oa4 , iog5 , 1 io4 , 1129, 
1 207,  12l4  , 1240. 

Amiens,  485. 

(Monitoires  publiés  à),  192. 

Amiot,  ter.  10,  64. 

Amits  de  toile  blanche,  25 1. 

Amon  (Pierre),  nicn.,  895. 

Amphitrile,  groupe  de  marbre,  1072. 

Anatomie  (Démonstrations  d’)  au  Jardin 
royal,  55,198,210,272,  345 , 36a  , 
417,  488, 625, 626, 740, 858,  1191. 

Anceaü  (Denis),  fontainier,  23,  33,  36, 
38,  4i,  97,  io4,  i5a,  170,  175, 
180,212,229,274, 299 , 3i5 , 326 , 
36 1 , 374,  38g,  44 1,  453,  454,  465, 
002, 5o5,  5a4,  585,  596,  607,  6i3, 
657,  713,  723,  759 , 772  , 773,  84a  , 
872,  876,  921,  933, g4i,  949, 987, 
1000,  io3o , io53,  1062,  1094, 
1171,  1247. 

Ancel  (Elisabeth),  749. 

Andelle  (Rivière  d’),  80,  5oo. 

Andely  (Port  du  Petit),  a48. 

Andeville  ( Maison  d’),  1 45  , 206. 

Andrea  del  Sarto  (Copie  d’un  tableau 
d’),  336.  — Voy.  Del  Sarte. 

Andrezy , 226. 

Andrieu,  toiseur,  ia5,  269,  321,  4ia, 
553,  682,  796 ^ 910,  1020,  1126, 

1 a33. 

fils,  arpenteur,  126,  269,  4ia, 

553,  683,  796,  910,  1020,  1126, 

1 233. 

Andrieux,  dessinateur,  557. 

André,  marchand,  487,, 62 5. 

Anges  de  bronze,  1072,  11 84. 

-v  sculptés,  470,  610,  611,  612, 

964, 1067. 

Anglais  (Gendarmes),  816,  866. 

Anglard  (Gabriel),  maç.,  ag4,  355, 
701. 

(Jean),  maç. , 701. 

(Marie-Jeanne),  fille  et  héritière 

de  Gabriel  Anglard,  701. 

(Robert),  maç.,  700,  701. 

Angleterre  (Fruits  nouveaux  donnés  au 
roi  et  à la  reine  d’),  916,  îoaô  , n3o, 
ia4i. 


Angleterre  (Laine  blanche  d’),  54,  197, 
485,577,  ^2  4,  11 89,  1190. 

(Plomb  d’),  194,  195,  296,  34 1 , 

35 1 , 35a,  355,  357. 

(Séjour  du  Roi  et  de  la  Reine  d’) 

à Saint- Germain,  i4i,  ao3 , 287,  432  , 
572,  629,  697,  743,  755,  758,  811, 
86 1 , 927,  1037,  11[42. 

Angron  (Nicolas),  dit  Poulet,  fontainier, 
119,  i4i,  ao3,  289,  35o,  433  ,493, 
573 , 63i. 

Anguier  (Charles)  ou  Enggier,  men., 
649 , 706 , 764 , 790 , 809 , 836 , 895  , 
923,936,  g44,  io3a,  io55,  1137, 
1249. 

( Guillaume  ) , peintre  d’ornements , 

5a,  195,  34a,  4ao,  487,  969, 
1080. 

Angy  ( Pierre  d’ ) , 1 1 5 1 . 

Animaux  achetés  dans  le  Levant,  63 1 , 
867. 

peints  et  dessinés  en  miniature, 

617,  n43,  1182,  1197. 

Anneau  tournant,  jeu,  n5,  117,  5i5. 

Annet,  maç.,  871. 

Annibal,  stat.  de  marbre,  48 , 189 , 619 , 
1073. 

Antier  (Charles), men. , 456,  5i3, 5q8, 
673,716. 

Antique  (Statues  d’oprès  1’),  10,  64, 

1 4o , 190 , 202. 

Antiques  (Salle  ou  magasin  des)  au 
Louvre,  46,  52 , 137,  284 , 429 , 489 , 
517,  568,  6g4,  808,  923,  967, 
io3i,  1081,  n36,  1248. 

Antoine,  imprimeur  en  taille-douce,  5i, 
126,  268,  34o , 4i  1,  55o,  683,795, 
gi4,  916, 1021,  1127,  1237. 

fils,  élève  do  l’Académie  d’archi- 
tecture à Rome,  1081. 

Antony  (Seigneurie  d’),  81 4. 

Apollon  (Bains  d’).  — Voy.  Bains. 

Apollon  et  Daphné,  groupe  en  plâtre , 734 , 
736. 

et  Diane,  groupe  en  marbre,  946 , 

1073. 

Apôtres  ( Les  douze),  peinture,  845. 

Appentis  de  charpente,  778. 

Apremont  (Port  d’),  602. 

Apprentis  des  Gobelins,  34a , 6a4. 

Arabesques  ou  Rabesques  (Tableaux  d’), 
d’après  Raphaël,  exécutés  en  tapis- 
serie, 47,  i44,  206,  624,  738,  739, 
1080. 


ROI. 

Arabesques  à fond  rouge  (Tenture  d’), 
53,  196. 

Arasse  (Jean),  maç.,  291,  35a. 

Arbelai  (Bac  d’),  679. 

Arbres  (Abatis  d’),  495. 

(Assèchement  d’),  532. 

(Conservation  des),  91 4,  917, 

1 1 3 1 , 124a. 

( Ebourgeonnage  d’),  77,  220, 221, 

370 , 5oo. 

(Fossés  pour  la  conservation  des), 

219 , 220 ,221,  636. 

(Plantation  d’),  54o,  54 1 , 585, 

594,  671,  751, 869, 870,980,  n5i, 

■ 1205. 

(Redressement  d’),  273,  4o4, 

409 , 443 , 45 1,  5oo. 

(Regarnissement  d’),  77,  54 1, 

639 ,713. 

(Transport  de  grands  et  gros), 

25g,  263,  366,  375,  387,585,636, 
687,  638 , ia3i. 

abattus  par  les  vents,  702, 

753. 

bons  à lever  dans  les  pépinières, 

638. 

endommagés  par  l’élagage,  548, 

672. 

de  roue,  106,  2 48,  392,  889, 

1001. 

en  motte  (Machine  à transplanter 

les),  262,  ia3i. 

en  motte  (Panneaux  de  cuir  rem- 
bourré pour  envelopper  les),  no4. 

en  pépinière,  224 , 366 , 367,  369  , 

497,  ^99 1 75i,  869,  870,  980. 

et  arbrisseaux  verts,  75,  78, 79, 

80,  1 64 , 219,  221,224,367,369, 
419,  498,  5oo,  5o6,  595,  637,  703, 
754 , 870, 982,  1202. 

et  arbustes  à fleurs,  78,  218, 

364,  497,  634,701,  868,  980,  982 , 
1087,  1202. 

fruitiers,  70,  74,  83,  i45, 206, 

21-5,  218,  245,  364,  372,  4g 4, 497, 
503,631,634,639,653,746,749, 
757,  769 , 864,  868 ,977,  980, 1086, 
1087,  1198, 1206. 

morts  des  parcs,  77,  159,  220, 

221,  224,  366,  376,  499,  636,  767, 
760 , 1149,  1 i5o. 

Arbrisseaux  (Enlèvement  d’),  332. 

et  arbres  (Fourniture  et  voiture 

d’),  74,  224,  982. 


Are  de  triomphe  de  Paris,  i3 , 67,  699 , 

745. 

Arcanson  (Fourniture  d’),  169,  3i3, 
344,  712 , io5i. 

Archers  chargés  de  conduire  des  ouvriers, 
484,  916. 

Abcis,  se. , 963. 

Arcueil  (Pierre  dure  d’),  2,  09. 

Arcy.  — Voir  Bois  d’Arcy. 

Ardoise  (Couvertures  d’ ),  25,  92,  io3, 

1 33  , 157,  238 , 2 4g , 280 , 4oo , 42  4 , 
5i2,  628,  529,  537,  542,  G61,  754, 
776 , 785 , 789  , 1 108. 

Argent  ( Croix  et  chandeliers  d’ ) , 
483. 

(Jetons  d’),  34i,  485,  62G,  738, 

856,  966, 1187. 

(Lampes  d’ ),  1 32,  282  , 427,  566 , 

692 , 806 ,921, io3o , 1 1 35 , 1246. 

(Médailles  d’),  55,  198,  199, 

345 , 488 , 626 , 627,  741. 

(Vaisselle  d’),  972. 

Argenterie  pour  la  chambre  du  Conseil 
des  Bâtiments,  46 1. 

Avion,  stat. , 44,  5o. 

tab.,  962. 

Armainvilliers  (Marronniers  d'Inde  pro- 
venant d’) , 1 202. 

Armand,  dessinateur,  1216. 

ou  Harmand  , sc. , 61 1, 1049 , 1073, 

1101, 1167,  1176,  1 1 84 , i2  3o. 
Armatures  des  vases  des  cascades  de 
Mcudon , 543. 

des  globes  de  Meudon  et  Marly, 

1069 , 1181. 

Armet  (Jacques),  couv.,  42,  i84,  328, 
332  , 467,  475 , 609 , 614,725,  730, 
844 , 952 , io63 , 1068 , 1173. 

(Louis),  couv.,  958. 

Annide  et  Arnaud,  tab.,  1 1 83. 

Armoire  de  bois  violetréparée  par  Boulue, 
881. 

Armoires  (Fourniture  et  garniture  d’), 
5 1 3 , 64g , 83i. 

du  cabinet  de  la  Surintendance, 

io5g. 

Armoiries  de  France  en  bronze , 1 177. 

royales , sculptées  au-dessus  de  la 

porte  de  l'église  des  Invalides,  610, 
955. 

au-dessus  de  la  porte  des  Gobelins , 

1072. 

sur  contre-cœurs  de  cheminées, 

1216. 
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Armoiries  sculptées  sur  la  porte  du  parc 
de  Meudon,  io34. 

Arnaud  et  Armide , tab.,  11 83. 

Arnaclt  (Mathurin),  vidangeur,  3o,  36, 
168,  175, 3 1 4 , 320, 321, 45i,  46o, 
5g4, 602 , 677,  712 , 719  , 793 , 83 1 , 
838,  907,  940,  946,  io5i,  io53, 
1160,  1167. 

Arhoü  (Jean) , jard. , 38g. 

Arnoux  ou  Arnoult  (Joseph),  297,  357, 
073,  63i,  700,  747,  817,  866,  867, 

1 1 43  , n45 , 1 197,  1199. 

Arpentages,  37,  73,  178,  299,  322, 
36i,  398,  436,  46i,  6o3 , 663,  687, 
720,  801,  839,  9i5,  963,  io64 , 
1173. 

Arquelans , oiseaux  exotiques  pour  la  Mé- 
nagerie, 867,  11 44, 1198. 

Arrosage  de  charmille,  753. 

d’ormes,  638. 

Arrosoirs  (Fourniture  et  réparation  d’ ) , 
27,  79,  16g,  223,  370,  45o,  459, 
58g , 735 , 754 , 852  , 881 , io58. 
Arsenal  : ateliers  et  logement  du  sieur 
Keller,  334. 

(Fonte  de  stalues  à 1’),  46. 

(Poudre  fournie  pour  feux  d'arli 

fice  par  1’),  34e. 

Arsent  (Guillaume),  voit.,  38o. 

Artoire  (Aqueduc  de  P),  32,  715. 
Artifices  et  artificiers , 34i , 1075. 

Arvier,  p.  962. 

Asperges  (Plants  d’) , 3 1 6 , g42. 
Assomption  (L’),  tab.,  845,  g54, 

1 066. 

Atalante,  stat.,  965,  1073,  11 84. 

Atelier  de  modèles  et  ornements  au 
Louvre,  284,  42g,  568,  694,  809, 
923 , 967,  1082 , 1 1 36 , 1248. 
Atterrissements  du  bras  de  la  Seine,  82  , 
102 , 106. 

Attiques  de  cheminées,  49. 

Aube,  ter.,  i4,  67. 

Aubert  (Anne),  épinglière,  97. 

(Georges),  charp.,  n5o,  1174, 

1180,  1203, 1209,  1221,  124g. 

(Jean) , charp.,  12o3. 

(Jean-Jacques),  charp.,  10,  i3, 

64,  67,  68,  69,  82,  91,  1 38 , 
216,  226,  237,  286,  3oo,  3o2,  36 1 , 
870 , 382  , 38g , 43o , 5o2 , 5 12 , 569  , 
632,  638,  648,  695, 754, 763, 774, 
780,  810,  845,  847,  872, 879, 8g4, 
924,  g54,  958,  98.3,  990,  ioo5, 
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io33,  1067,  1089,  1097,  1112, 
n38,  1180,  1203,  1209,  1221. 

Aubert  aîné, dessinateur, 557,  623,  787, 
84o,  855,  912,  967,  1018,  1023, 
1076,  1124,  1129,  1188,  1235, 
1239. 

jeune,  dessinateur,  557. 

Aubes  et  Aubages  de  roues,  775  , 779, 
889 , 1 108 , 1218 , 1220. 

de  toile,  25t. 

Aubin  (Jacques),  ter.,  785. 

garde  de  la  prévôté  des  Bâtiments , 

296 , 356 , 4 1 5 , 4 1 8 , 916. 

Aubry  (Étienne),  cordier,  25o,  776 , 
891.  , 

(Étienne),  marchand  de  bois, 

1001, 

(François),  paveur,  3,  59,  389. 

(Mathurin),  paveur,  901,  1011, 

1116. 

marchand  à Marly,  no4. 

Audiger,  charp.,  443, 457. 

Audran  (Benoit),  gr. , 623,  1187. 

(Claude),  p. , 447,  478,  544, 

590,  617,  676,  708, 733,  801,  827, 
85o,  962  , 1007,  io48,  1066  , 1071, 
1100,  111A,  n4i,  1175,  1912, 
1223. 

(Claude),  concierge  du  palais  du 

Luxembourg,  1188,  1245. 

Audry,  marchand  de  bois,  3g2. 

Aiigilvy  ou  Ogilvy  (Marbre  d’),  11 48. 
Aularge  (La  veuve),  maç.,  i44,  2o5. 
Aumônes  aune  communauté  religieuse, 
129. 

Aumont  (Robert),  garde  de  la  statue 
équestre  de  la  place  de  l’hôtel  de 
Vendôme,  127,  272. 

(Robert),  maç.,  81,  112,  119, 

i83 , 2 25 , 33 1,  36g , 473 , 5oi. 

Aune  (Barres  de  bois  d’),  64o. 

- — (Fourniture  de  bois  d’),  pour  les 
corps  de  pompe  de  la  machine  de 
Marly,  1001. 

Aunes  et  auncltes  (Plant  d),  367, 

4g8. 

Auriluon  (La  veuve),  q54. 

Aurore  ( L’) , stat.  en  bronze , 735  , 802  . 
1 184. 

Aury  (Jacques),  1er.,  988. 

Autel  de  l’église  de  Notre-Dame  de  Paris , 
474 , 475 , 476 , 479 , 48n , 485 , 488, 
61 3 , 61 4 , 6i5 , 617,  622,  623,729. 
731,733,736,737,848,855  957, 
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960,  10C9, 1071, 1077, 1179, 1180, 
1181,  1 1 83 , 1188. 

Autel  de  Notre-Dame  (L’),  méd.  626. 
Automne  (L’),  portière  de  tapisserie, 
739,  856. 

(L’),  tab.,  478. 

Autrée  (Le  sr  d’),  868. 

Autruches  pour  la  Ménagerie , 573  , 700 , 
747,  817,  866,  867,  1 1 43 , n45, 
1197- 1199- 

Auxerre  (Coche  d’),  79,  5oi,  764, 
1201. 


Baccary  (Louis),  dit  Le  Dilligent,  inva- 
lide, 56,  127,  199,  272,  273,  276, 
346,  4i6,  419,  490,  557,  56o,  627, 
684 , 686 , 742 , 799 , 800 , 860 , 912 , 
916,974,  1021,  1024, 1082,  1128, 
1194,  1238,  i24o. 

Bacchus  et  Ariane,  groupe,  1072. 

Bachelet  (Le  capitaine),  622. 

Bachelot,  employé  du  sieur  Parisot,  178. 

Bâches  (Fourniture  et  réparation  de), 
io3,  io4,  io5,  2 48,  249,  2 5o,25i, 
3go,  392,  3g3,  394,  527. 

Baclet  (Michel),  compagnon  fontainier, 
4i,  181,  324,  464,  606,  723,  842, 
g5o,  1062;  ses  héritiers,  1170. 

Bacoüel  (Pierre),  portier  du  Cours-la- 
Reine,  à Paris,  123,  277,  426,  558, 
564,  683,  689,  8o3,  918,  1 1 3 1 , 
1245. 

Bacuet,  pourvoyeur  du  Roi,  885. 

Bailbien  (Marie  Thevenot,  veuve  de  Mi- 
chel), 867. 

Baillif,  greffier  des  Bâtiments,  5g4. 

Bailly  (Jacques),  ter.,  525. 

(Jean),  maç. , i3 , 19 , 67,  69 , 85  , 

i52,  160,  211,  2i4,  2 1 5 , 228,  292, 
3oo,  352, 353,  36i,  362,  363,373. 

(Louis),  fermier,  370,  629,  753. 

(Nicolas),  p.  en  miniature,  garde 

des  tableaux  du  Roi,  28,  i36,  24i, 
284,  385,  429,  436, 496,516, 522, 
568  , 575 , 690 , 601,  633 , 655 , 676 , 
694.  699>  7^7,  771,  809,  817,  827, 
866 , 882  , 886 , 923 , 929 , g38 , 949  , 
979.  994.  998 . to3a,  1039,  io48, 
1067,  1q6i,  1086,  1100,  no5, 
n36,  n45,  n56,  1170,  1206, 
1212 , i2i4,  1248. 


Avances  faites  par  le  contrôleur  de 
Trappes  sur  le  prix  de  récoltes,  720. 

faites  par  le  trésorier  général  des 

Bâtiments,  686. 

Avare,  voit.,  75,  220,  365,  499. 
Aveugle  (Gratification  à un  sculpteur),  417. 
Avirons  (Fourniture  d’),  46o. 

Avoine  (Paille  d’),  702. 

(Semage  et  récolte  d’),  635 , 702  , 

720 , 820. 

pour  la  nourriture  des  cygnes 

79 , 222 , 370. 


B 

Bailly  (La  veuve) , portière  de  la  Savon- 
nerie, 122 , 272 , 281,  4i 6,  557,  56 1, 
690,  8o4,  919,  971,  1080,  1191. 

Bailly  (Allée  de  Saint-Cyr  à),  5o8. 

(Aqueduc  de),  294,  355. 

(Avenue  de),  697. 

(Bois  de),  647. 

(Paroisse  de),  i48,  208. 

(Terroir  de),  748. 

Balagny  (Jean),  ter.,  377. 

Balais  (Fourniture  de) , io5,  24a,  25o, 
387, 521,  528 , 653  , 768 , 777,  995  , 
ioo3 , 1110,  1220. 

Balancier  des  médailles  du  Louvre,  731, 
848 , 959. 

Balanciers,  775,  1068,  1218,  1219. 

Balcons  de  bronze,  48o. 

de  fer,  3i  1 , 445  , 543 , 588  , 674  , 

706 , 708 , 765 , 766  , 767,  880,992, 
1098, 1099,  1 1 85 , 1210, 1213. 

Baldaquins  sculptés  et  dorés,  11 56, 
1160,  1176,  1181,  u84,  n85, 
124l. 

Balèvres,  642. 

Baliveaux  (Arrachage  de),  398. 

pour  tendre  les  tapisseries  de  la 

Fête-Dieu , 5i. 

Ballin  (François),  ter.,  468. 

orfèvre,  484,  622,  967. 

Ballon,  fils  du  directeur  des  plants  et 
avenues,  i4i,  202,  288,  349,  433, 
493,  672,  63i,  698,  745,  812, 862, 
927,976,  io38,  io85 , 1 1 42 , 1196. 

Balustrades  de  fer,  1 85 , 23g , 334,  5i4, 
880,  n55. 

de  menuiserie  sculptées,  591, 619, 

1188. 

Balustres,  619 , 787. 


Avon  (Habitants  d’),  108,  254,  397, 
534,  667,  784,  1009,  in5,  1224. 
Aymond  (Antoine),  ter.,  101.  — Voy. 
Hémont. 

(Jacques),  batelier,  96,  242, 

386,  521,  586,  654,  704,  770, 823, 
884,  885,  934,  996,  no4,  1 1 53 , 
1216. 

(Nicolas),  batelier,  769,  no4. 

voit.,  io44. 

Azmant,  sc.,  709. 


Balustres  de  marbre,  1186. 

Bancs  (Fourniture  et  peinture  de),  81. 

de  marbre  blanc  cintré,  1102. 

de  menuiserie,  n5,  475,  587, 

789,  824, 904. 

de  pierre,  48 1,  65i,  754. 

de  pierre  dure,  617. 

de  pierre  de  liais,  995. 

Bandage  herniaire  pour  un  forgeron, 
778. 

Bandages  de  roues , 1075. 

Bandes  de  cuir,  249. 

Bannes  de  toile,  998,  1122. 

pour  couvrir  des  sculpteurs,  5o8, 

520. 

Baptiste,  p.  de  fleurs.  — Voy.  Monnoyer. 

fontainier,  176. 

Baquet  ( Adrien  ) J tailleur  de  pierres  , 
229. 

Baquets  (Fourniture  de),  243. 

à mortier,  25 1. 

Bara  (Pierre),  cercelier,  94. 

Barabel  ou  Baradel,  portier  de  l’Obser- 
vatoire, 558,  690,  8o4,  919,  1027, 
1132,  1242. 

Baradelle,  horloger,  869. 

Barail(du),  capitaine- commandant  du 
3°  bataillon  du  régiment  du  Roi,  509 , 
644 , 65g , 761. 

Baranger  (François),  778. 

Baranjon  (Louis) , huissier  aux  Conseils, 
167,  192. 

Baraques  pour  abriter  des  daims  et  san- 
gliers sur  des  bateaux,  537,  538, 
577. 

pour  couvrir  des  orangers  et  serrer 

des  fleurs,  807. 

Barbarie  (Gazelle  de),  n44,  1197. 


Barbe,  sc.,  8,  63, 95. 

Barbezieux  (M.  de),  438,  676. 

Barbier  (Anne),  femme  Prouvais,  mar- 
chande de  toile,  a5i. 

(Jacques),  maç. , 81,  84,  i38, 

225 , 226 , 228 , 286 , 36a , 370 , 373 , 
43o , 5o2  , 5o4 , 56g , 638 , 6g5 , 7&4  ; 
sa  veuve , 810, 871,  92 4 , 982, io33 , 
1089  , 1 1 38 , 1203 , i2Ôo. 

(Nicolas),  fondeur,  48i. 

(Pierre) , jard. , 128,  274. 

dessinateur,  729,  846,  g55. 

men. , ni3. 

Bardou  (La  veuve),  men.,  649, 764. 
Bargues,  curé  de  Bue,  78. 

Barois  père,  men.,  781. 

fils,  mon.,  781. 

Baromètre  (Béparation  de),  129. 

Baron,  ter.,  54i. 

Barré  (Antoine),  garçon  lapidaire,  487. 

(Charles) , jard. , 989  , 1095. 

(Le  sr) , 6o3. 

Barreaux  de  bois,  821. 

Barrère,  concierge  du  Luxembourg,  5i, 
i34,  192,  279,  34o , 4a 3 , 484 , 56 1, 
622,  690, 737,  8o3 , 855,  919, 967, 
1027,  1076 , 1 i32. 

tap.,  741. 

Barres  (Fourniture de),  251,  757,  n3g, 
1220. 

de  bois  d’aune,  64o. 

de  bois  de  frêne,  757. 

de  bois  d’orme,  757. 

Barrières  «4  grilles , 456. 

de  bois,  238 , 5i2 , 5ig. 

de  fer,  234,  600,  601,  649. 

de  perches,  259. 

Barrois  (François),  sc. , 11,  48,  65, 
189, 33i,  336,  46g,  473,  1177- 

fils  (Jean-Baptiste) , men.,  896. 

Bars  ou  civières,  1111. 

Bartillat  (Étienne  Jehannot,  sieur  de), 
434,  4g4. 

Bas-relief  de  plâtre,  5o,  190. 

des  appartements  de  Trianon , 83 1 . 

du  cabinet  du  Roi,  5i. 

en  pierre  représentant  la  Charité, 

330. 

en  pierre  représentant  Y Humilité, 

331,  473. 

en  pierre  d’enfants,  470,  472, 

473,  709. 

en  pierre  de  YHistoire  de  saint 

Louis,  33o,  469,  470,  471,  611. 
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Basanes , 1218 , 1219. 

Basin  (Élisabeth) , dame  du  Plessis-Raoul, 

748. 

Basserolle  , inspecteur  à la  rivière  d’Eure, 
120,  121. 

Basses-Loges  (Les)  près  Fontainebleau, 
109,  255,  398,  535,  668,  783. 

Bassin,  vannier,  3o,  3i3,  34o. 

Bassins  de  fer  plat,  765. 

de  marbre,  452,  453. 

de  pierre,  ig3,  382. 

de  plomb,  876. 

transportés  à Versailles,  à Marly 

et  à Saint-Cloud,  ig3,  452. 

Batardeaux  pour  l’écoulement  des  eaux, 
171,  321,  327,  377,  4o2,  455,  462, 
6o5,  948. 

Bateau  poussé  paries  glaces  sous  les  roues 
de  la  Samaritaine  ,191. 

pour  le  transport  des  globes  de 

Marly,  998. 

pour  transport  de  terre  glaise , 658. 

pour  le  transport  de  toiles  de 

chasse , 53g. 

Bateaux  (Planches  ou  dosses  de),  25, 
26,  79,  120,  1 64 , 309,  3 1 6 , 317, 
409 , 444 , 455 , 5i 2 , 548 , 587,  5g 8 , 
660 , 672,  706,  715, 775, 835, 889, 
907,  936,  943,  1001,  ioi3 , 1016, 
io46,  io55 , 1089,  1108,  1122, 
11 65. 

(Tirage  de),  1109. 

chargés  de  tuyaux  de  fonte  (Nau- 
frage de) , 56o. 

pour  le  service  des  étangs  et  ré- 
servoirs, 33 , 3y,  238 , 242 , 321, 409 , 
46o , 53o , 778 , 790 , 889 , 907, 1060, 
1230, 1231. 

pour  le  transport  des  daims  pris 

dans  le  parc  de  Chambord , 537,  538 , 
^79- 

pour  le  transport  de  marronniers , 

1069,  1060. 

pour  le  transport  des  matériaux 

du  grand  aqueduc  de  Maintenon,  634. 
pour  transport  des  pierres  des  car- 
rières, 298. 

pour  transport  de  terreau  à Marly, 

643 , 644 , 762. 

Baudin  (Jacques),  marbrier,  11,  20, 29  , 
65. 

Baudins  (Michel) , jard. , 365, 497. 
Baudoin  (Pierre),  dit  Moisson,  invalide, 
417. 
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Baudouin  (Pierre),  fermier  à Carrières- 
sous-Bois,  298,  35g,  629. 

Baume  (M.  de  la),  maître  des  comptes, 
302. 

Bayeux  (Roche  de),  37,  96,  322. 

Bayon  Dufresne  (La  demoiselle) , 819. 

Bazire  (Antoine),  concierge  do  la  petite 
écurie  de  Saint-Germain,  64i,  758, 
8y5, 986, 1093, 1206. 

Bazolet  (Louis),  compagnon  fontainier, 
4i,  181,  325,  464,  606,  723,  842, 
1062;  ses  héritiers,  1170. 

Béal  (Philippe),  vitr. , 335. 

Beaufranc  (Jeanne),  veuve  d’un  char- 
pentier de  la  machine  de  Marly,  i24o. 

Beaügendre  (Florent),  journalier,  119, 
264,  4o8 , 547,  678,  793,  907. 

Beaüjouan  (Clément),  ser. , 111,  256, 
4oi,  537,  670 ,701, 786, 901, 1010, 
1117. 

(Denis  et  Valentin),  ser.,  896. 

Beaulieu,  employé  au  bureau  des  plans 
et  dessins,  554,  681,  908,  1018, 
1024,  1025,  1124,  1 i3o , 1235, 
1240,  124l. 

garde  des  étangs  de  Vieille-Eglise 

et  de  la  Tour,  121,  266,  4 1 6 , 556, 
685 , 798. 

portier  de  l’hôtel  des  Inspecteurs, 

1 i3i,  1245. 

Beaupré  (Pierre),  garçon  de  laboratoire, 
55,  198,  345,  488,  626,  858,  971, 
1192. 

Beaussieu,  marbrier,  676. 

Beauté  (Jean),  tailleur  de  pierres,  i46, 
206,  754,  872, 982,  1089,  1203. 

Beauvais  (Thomas),  ter.,  38o. 

chirurgien  à Saint-Germain , 892. 

notaire  au  Châtelet,  578,  684, 

818,  821,  854,  864,  910,  1021, 
1037, 1127. 

Bécès,  commissaire  des  guerres,  192. 

Bêches  (Fourniture  de),  39 4,  5o8, 5n, 
53i,  646,  653,  664. 

Béchevet  (Aqueduc  de) , 526. 

(Camp  du  régiment  du  Roi,  près 

de),  435,  4g5,  674,  812,  864,  928  , 

999 1 97^ ’ 979-  4199- 

(Étang  de),  233 , 244. 

(Rigoles  des  bois  de),  773. 

Beckers  (Le  sr) , fournisseur  d'animaux 
pour  la  Ménagerie,  11 44,  1198. 

Becquet  (Étienne),  voit.,  ioo4. 

Becs-de-corbin  (Fourniture  de) , 64g. 
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Béga  (Claude),  ter.,  i58. 

(Simon),  cour.,  57,  201,  347, 

491,  629,  743,  861;  sa  veuve,  975. 

Béguin  (Nicolas),  ter.,  045,  657,761, 
877, 988,  iog5,  1096, 1208. 

nien. , 638 , 753 , 871, 982 , 1089 , 

1202. 

Beignet,  entrepreneur  de  maçonnerie,  4, 
60. 

Belan  ( Marin) , sc. , 3n,  33 1,  448, 472 , 
478,  479,  545,  584,  5gi,  618,  677, 
696 , 709  , 734, 782 , 792 , 794, 828 , 
852,  897,  938,  964,  ioi5,  io35, 
io48 , 1073 , 1 i3g , 1 157, 1 176 , 1177, 
12ÔO. 

Belin  de  Fontenay  (Jean-Baptiste),  p.de 
fleurs,  436,  478,  4g6,  5i5,  617, 
727,  733,  739,  846,  85o,  897,  954, 
962 , 969  , 1007,  io38 , 1071,  1080 , 
1100,  ii4o,  n56,  1176,  n83, 
1212  , 12.30,  12Ô2. 

Beline  , ser. , 899  , 1 1 1 5. 

Bellan  (Nicolas),  jard. , 756. 

Bellanchans  pour  la  Ménagerie,  573, 
867. 

Bellefonds  (Le  sieur  de),  concierge  du 
château  de  Chambord,  112,  538, 
1118,  1225;  sa  veuve,  257,  4o2 , 
538,  670,  787,  902  , 1011. 

Belleii  ou  Belair  , sergent  du  régiment 
du  Roi , 685. 

Belleteste  (Jean),  garçon  jard. , i35. 

Bellier  (Jean),  ter.,  525. 

(Jean),  piqueur,  inspecteur  des 

travaux  des  lies  delà  Machine , 1111, 
1237,  1238. 

(La  veuve) , jard.,  56,  i33,  i34, 

200 ,216,  278 , 346 , 423 , 490 , 563 , 
628,  64 1,  742,  768,  860 , 874,973, 
986,  1082,  1092, 1194,  1 2o5. 

Bellivet,  argentier  de  Monsieur,  321. 

Belly  (Jean),  dit  Devienne.  — - Voy.  De- 
vienne. 

Benag  (Etienne),  dit  La  Montagne  , archer 
du  prévôt  des  Bâtiments,  916. 

Bénard  , teinturier,  54. 

Bénitiers  de  marbre  blanc,  545,  852, 
ioi5. 

Benoist  (Jacques),  inspecteur  à Marly, 
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(Jean),  maç.,  42,  182, 33i,  473; 

ses  héritiers,  473,  6i3,  701,  729. 

(Pierre),  ter.,  760. 

P-,  617. 


Ber  a in  fils , dessinateur,  128. 

Béranger  (Louis),  54g. 

Berchère-Ia-Maingotte  (Nouveau  canal  de 
la  rivière  d’Eure,  aboutissant  à),  18, 
22,  160,  437,  439,  676,  701,  819, 
93o , io4i, 1147. 

Bercy,  gr. , 485. 

Berge , commis  des  Bâtiments,  46i,  6o3, 
720,  839,  911,  lOig,  1024. 

Bergea  (Nicolas),  sc.,  1007. 

Berger  (Jean),  prop. , 749.. 

Bergeron  (Jean)  jeune,  entrepreneur  de 
maçonnerie,  3,  59,  1 5 1,  210. 

(Les  héritiers  de  Pierre),  maç., 

821. 

Bergers  et  bergères  (Groupes  de) , 852  , 
965 , 1073. 

Berier.  — Voy.  Berruyer. 

Bernard  (Jean),  dit  La  Finesse,  invalide 
employé  au  Jardin  royal,  127,272, 
417,  488. 

(Thomas),  gr.,  485. 

banquier,  85g. 

garde  du  pavillon  de  l’étang,  au 

Mesnil,  121,  266,  276,  4i6,  421, 
557. 

garde  de  l’étang  de  Vieille-Église , 

1022, 1127. 

ter. , 847. 

voit.,  528. 

Bernier  (Laurens),  marchand  de  bois, 
660,  775,  889,  1108. 

Bernu  (La  veuve  d’André) , tailleur  de 
pierres,  56o. 

(Jacques) , manœuvre , 802. 

Berruyer  ou  Beriiurier  (Henri),  charp., 
107,  262,  396,  533,  666,  780, 
894,  ioo5 , 1112,  1218,  1221. 

Berry  (Portrait  du  duc  de) , 837. 

Bertaude  ( Honoré) , jard.  à Toulon , 702  , 
744,  820,  862,  g32,  g34,  972, 
io4i,  io42 , io84. 

Bertaux,  voit. , 706. 

Berte  le  jeune  (Jean),  marchand,  485. 

Bertiiou  (Charles),  curé  de  la  Selle, 
204. 

Bertin  (Claude ),  sc. , 20,  4o,  96,  167, 
179, 24i,  262,  3i 1,  323,  385, 407, 
447,  463  ,5i8,  5go,  606,  708,722, 
767,  828,  84i,  949,  io48 , 1057, 
1061 , 1 169  ; sa  veuve , 1157. 

(Nicolas) , cordier,  393 , 891. 

(Nicolas),  p.,  733,  85o , 1071, 

1 183.  I 
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Bertin  (Pierre),  concierge  du  château 
neuf  de  Saint-Germain,  1 3 1 , 280, 
424,  563 , 64i,  758,  875 , 986,  iog3, 
1206. 

Bertrand,  sc. , 735,  1177. 

Besaigues,  3g4. 

Besguin,  men.,  369. 

Beslard  (Jean),  jard.,  74,  364,  497, 
751,  868. 

Besnard  (Jacques),  concierge  de  l’hôtel 
d’Albret,  i3i,  i32,  565. 

(Pierre),  jard. , 730. 

ter.,  61 4. 

(La  veuve),  concierge  de  l’hôtel 

d’Albret,  70,  2i5,  281,  426,  4g4, 
632,  691,  746,  8o5 , 806,  865,920, 
977,  1028, 1029, 1086, 1 1 33 , n34, 
1198,  1244,  1245. 

(La  mère) journalière , 118, 263, 

4o8,  547,  678,  793,  907,  1016, 
1121,  1232. 

Betancourt  ( Claude  ) , tailleur  de  pierres , 
584. 

Betille,  cordier,  409. 

Bedlé  (Antoine),  charbonnier,  to4. 

Bezace,  dit  Saint-Quentin  (Jean),  ter., 
643 , 762. 

Bezart  (Claude),  marchand,  884. 

Beziau  , dit  La  Pensée  , maç. , 205. 

Bezières,  32  2. 

Bezons  (Digue  de),  100,  101,  106, 247, 
526 , 660 , 662 , 773 , 774,  888 , 889 , 
890 , 1107. 

Bian,  inspecteur  à Chambord,  1022, 
1128,  1208. 

Bibliothèque  (Construction  d’une  nou- 
velle), 43. 

du  prince  de  Galles  à Saint-Ger- 
main, 64o. 

du  Roi , 46 , 139 , 186 , 202 , 287, 

335,  348,  43i,  477 , 492, 671,  617, 
63o,  697,  7.82,  744,  811,  862,  924, 
926,  975,  1037,  1070,  io84,  11.37, 

1 i4t , 1182,  1196,  1249. 

des  registres  du  Roi,  168. 

Bicheret  (Nicolas) , jard. , 687,  988. 

Bidard  (Jacques),  ter.,  377,  756. 

Bielles,  1108. 

Bienvenu  (Adrien),  voit.,  779,  892, 
ioo4,  1111. 

Biesse  (Nicolas),  men.,  755,  872. 

Bièvre  (Machine  et  moulins  élévatoires 
des  eaux  de  la),  749,  8i5. 

(Rivière  de),  44,  183,749,815. 
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Billard  , notaire  à Maintenon , 1122. 

Billaudel,  arpenteur,  898. 

Billon  , horloger,  A60. 

Binarts,  52,  18A,  196,  323,  483,  621, 
737,  763,  83i,  967,  1075,  1168, 
1188. 

Binenville  (De),  propriétaire  à Trappes, 
200 , 346 , 4go. 

Binet  (Pierre),  portier  du  château  neuf 
de  Saint-Germain,  i35,  282,  285, 
43o,  069,  695,  810,  924,  io33 , 
n38,  124g. 

Binot  (Anne),  maç.,  32. 

Bisot,  employé  au  bureau  des  plans  et 
dessins,  1020,  1125,  1236. 

chargé  du  transport  de  poisson  à 

Marly,  953. 

Bissonnet  (Antoine),  ter.,  525. 

(Noël),  charp.,  3gi,  664,  ioo3; 

sa  veuve , 1108. 

Blanchard  (Gabriel),  p. , 5,  60,  458, 
555 , 601,  682  , 797,  911 , 1020. 

garde  des  dessins  du  Roi,  484, 

559 , 1237. 

trésorier  de  l’Académie  de  pein- 
ture et  de  sculpture,  48g,  626,  741, 
809,  916,  972. 

(Guillaume),  maç.,  53g,  670, 

671,  787,  902,  1012,  io36,  1118, 
11 3g. 

(Jacques) , maç. , 1227. 

(Nicolas) , sergent  du  régiment  du 

Roi,  644. 

(Philippo-Thomas) , pensionnaire 

del’Académiede France  àRome ,1081. 

frères,  sc. , 2g3,  353. 

Blanchet,  jard. , 635,  760,  869,  980, 
1087,  1200. 

sc.,  517. 

Blanchiment  de  laine,  485,  624,739, 
857. 

Blaru  ( Arbres  de  roues  de) , 248. 

Blaru  (Le  marquis  de),  106. 

Blé  de  semence  (Achat  de),  3g8. 

pour  la  nourriture  des  perdrix  et 

faisans,  109,  255,  397,  534,  667, 
784,  899  , lOOg,  lll5,  1224. 

méleii  ( Ensemencement  de  ) , 108, 

254,  897. 

Bléret  (Guillaume),  tanneur  à Liège, 
io3,  248,  392,  528;  sa  veuve,  661, 
775. 

Blérv,  employé  à l’Académie  d’archi- 
tecture, 85g. 


Blés  gâtés  (Indemnité  pour),  36o. 

Blimont,  men. , g5g. 

Blin  (Guillaume) , charp.,  1010,1116, 
1226. 

(Marin),  sc.,  5 1 8. 

Bloc  pour  les  cascades  de  Meudon,  542. 

de  marbre,  7,  17,  18,  20,  62, 

i56,  i58,  160,  i84,  3ot,  3o5,  34i, 
44o,  48i,  483 , 676 , 578 , 579  , 58o , 
58i,  582,  583,  584,  620,  622, 689  , 
737,  820 , 829 , 853 , 931,  g56 , g65 , 
966,  1073,1146,  11 48,  n5o,  1186. 

de  pierre,  390. 

Blois  (Avenues  du  château  de),  11 4g. 

(Chapelle  Saint-Calais  du  château 

de),  1162. 

Blondeau  (Eugène) , ter.,  112, 113,257, 
258, 4o2, 539, 671, 787,  902, 1012, 
1118. 

Blondel  (Joseph),  trésorier  général  des 
Bâtiments , 3o6 , 44o , 468 , 570 , 627, 
686 , 694 , 704 , 808 , 922 , 953, io3i, 
n36,  n4o,  1247. 

Blondel,  intendant  des  Bâtiments,  693, 
808,  922,  io3i,  n35,  1247. 

Blouin  , maître  des  offices  à Marly,  1 209  , 
1210,  1211, 1212. 

Bobèches  dorées,  5 16. 

Bocantin  (André) , taillandier,  664 , 890 , 
891,  1108,  1110,  1220. 

ter.,  1000. 

Bocquet  (Louis) , couv. , 266 , 4oi,  537. 
Boffrand  ou  Beaufrand  (Germain),  des- 
sinateur et  arch. , ia5,  4i5,  Ai  8, 
46o. 

Boine  (Le  seigneur  de),  1187. 

Bois  (Abatage  de),  33,  235,  375,  376, 
5io. 

(Achat  et  vente  de  vieux),  701, 

775, g3i. 

(Débardage  de),  523. 

(Tonte  de) , 236. 

(Tuyaux  de),  106. 

affermés,  22,  160. 

blanc  (Cépées  de),  760,  869. 

blanc  (Fagots  de),  438. 

blanc  (Pépinières  et  boutures  de) , 

76,  77,  221,  224,  36g,  637,  982, 
1089,  1208. 

blanc  (Rachées  de) , 5oi. 

brûlé  dans  le  parc  de  Vincennes , 

192. 

carré,  775,  1001. 

coupé  en  deux  par  une  route , 3g8. 
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Bois  d’andelle , bois  à brûler,  392,  627. 

d’aune,  64o,  1001. 

de  cèdre , 1 1 5 1 . 

de  charme  pour  boules  de  pistons, 

102,  248,  25i,  392,  44o,  527,  662, 
777, 1002. 

de  charpente , 18 , 102 , 106 , i63 , 

i64,  217,  2 48 , 256 , 3o2  , 3o8 , 3g2  , 
394,  4oo,  4i8, 422,  443,  457,  Agi, 
627,  53i,  587,  698,  660,  661,  688, 
712 , 715 , 774 , 775 , 778 , 779 , 888 , 
889,  g3i,  g4o,  g54,  1001,  1016, 
1108,  1111,  1122,  1180,  1218, 
1220,  1228. 

de  chauffage,  56,  179, 199, 322, 

345,  387,  A61,  48g,  6o4,  720,  839. 
947,  g53,  972,  io5A,  io64,  n38. 

de  corde,  3oi,  387,  576,  g3o, 

931. 

de  couleur,  967. 

de  courbe  ou  croche,  102,  106, 

248,  443,  627,  586,  658,  660,  661, 
775. 

de  démolition,  18,  64,  208,  217, 

3o2  , 3o5 , 53i,  582 , 647,  660 , 779 , 
93 1 • 

de  hêtre  pour  aubes  de  roues , 

1218. 

de  lits  pour  les  forgerons  de  la  ma- 
chine de  Seine , 248. 

de  la  machine  de  Marly  emporté 

par  les  grandes  eaux,  3g4,  53i,  779. 

de  rapport  (Ouvrages  de) , m5. 

de  sciage,  Aoo,  660,  770 , 787, 

1001, 1218. 

morts  des  parcs,  21, 77,  375, 439, 

507,  579 , 635 , 702  , 1149,  1 i5o. 

morts  rompus  par  les  vents,  224, 

3o4,  369, 5oo,  701. 

nouveaux  (Plantation  de),  i54, 

202  , 212  , 288 , 34g , 697,  745 , 811, 
862,927,  976,  io38,  io85,  1 1 42 , 
n44,  1196,  1199. 

occupés  par  les  moulins  élévatoires 

de  la  Bièvre,  749,  81 5. 

occupés  par  la  rigole  conduisant 

les  eaux  de  l’étang  de  Trappes  à Ver- 
sailles, 749 , 81 5. 

occupés  par  les  travaux,  i3,  37, 

66,  322,  46 1 , 4g4,  6o3,  633, 634, 
953 , io64 , 1173. 

perdu  (Plantation  en),  86. 

pour  la  décoration  d’un  feu  d’arti- 
fice , io55. 
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Bois  pris  pour  faire  des  routes  de 
chasse,  8i6. 

provenant  de  l’émondage  des  ar- 
bres, 17,  3oi,  702,  930, 931. 

taillis  acquis  ou  vendus  par  le  Roi , 

7^8 , 8i5 , 932. 

taillis  compris  dans  lo  parc  de 

Versailles , 434;  dans  le  parc  de  Marly, 
4 9 4 , 748 , 978. 

tiré  de  la  Seine , 892  , 1 oo3 , 

1920. 

vendus  au  profit  du  Roi , 482 , 577, 

G87,  701,  702,  g3o,  931,  n4g, 
1 152. 

Bois  cl’Arcij  (Aqueduc  de),  294,  355. 

(Étangs  de),  3a,  456,  457,  597, 

598,  6o4,  635,  713,  714,  g42, 
io53,  1162 , n63. 

(Magasin  de),  63. 

I-'oisjardin , sergent  de  Villars  du  régi- 
ment du  Roi , 520. 

Bois-Richoux  (Carrières  de  la  vallée  de) , 
634. 

Bois-Robert , 820. 

Boisselet  (André),  jard.  d’Ursine,  119, 
221,  258,  259,  264,  4o2,  409,  54o, 
547,679, 750, 793, 906, 1016,1121, 
123l. 

Boitel  (Augustin),  marchand  de  bois, 
672,  907. 

(Claude),  éclusier,  55o,  679, 

795,  908,  IOI7,  1123,  1232. 

Boitei.le  ( La  dame  ) , marchande  de  bois , 
79 , 317,  548. 

Boites  de  fer  fondu , 776. 

Boivin  ( Pierre) , cordier,  3g3 , 1110. 

Boivinet  ( Eustache) , jard. , 1170. 

Boivms  ou  Boivinet  (Jean-Baptiste) , jard., 
730,  8o5, 847,  917,  949,  957,  1028, 
1061,  1 129, 1169. 

Roizard  ( Étang  de  ) , 748 , 978. 

Bolduc  (Simon),  apothicaire,  55,  198, 
216,  345,  488,  6a5,  740,  858,  971, 
1192. 

Bombardiers  et  canonniers  (Campements 
des) , 634. 

Bonhomme,  banquier,  627. 

Bonnant,  conducteur  dos  binards  du  Roi, 
83i. 

Bonnaudei,  (Étienne),  dit  Le  Dauphiné, 
men.,  290;  Vincente  Sauvage,  sa 
veuve,  35o. 

Bonneau  (Barthélemy),  \ oit. , 1076, 

1 160,  1178. 


Bonneau,  charp. ,998. 

Bonnefonds,  garde-magasin  de  l’hôtel  de 
Vendôme,  121,  266, 4i4,  421, 555. 

Bonnet,  marbrier,  579. 

maç. , 106. 

(La  veuve  de),  men.,  111,  256, 

4oi,  537. 

Bonnot  ou  Bonneau  (Barthélemy),  voit., 
34o,  622,  737,  855,  966, 1 oo4. 

Bontemps  , premier  valet  de  chambre  du 
Roi,  11 54. 

Bonvalet,  marchand  de  bois,  11 38. 

Boquentin  (André),  charp.,  527. 

Boquet  ( Adrien  ) , tailleur  de  pierres , 

987,  1094. 

(Antoine),  tailleur  de  pierres , 374, 

5o5. 

Bordages  de  galère,  1 63. 

Bordé  (Bernard),  ex-garde  au  Mesnil, 
55g, 1237. 

(Étienne),  concierge  de  la  Surin- 
tendance, 554,  681,  798,909,918, 
1019, 1125,  1236. 

tap.,  947,  io5g. 

Bordeaux  (Port  de),  979. 

Bordures  de  bronze,  48,  48o,  48i,  572, 
687,  601,  619,  735,  766,  io58. 

de  glaces,  253,  4o6,  45g,  48i, 

5i5, 545,  602. 

de  tableaux , 47,  48, 96,  187,  188, 

ig4,  619,  652,  696,  718,  734,  735, 
848, 85 1 , 1071. 

de  tapisserie,  52,  856. 

Borelly  (Benoit),  gondolier  vénitien, 
42,  182,  326,  466,  608,725,843, 
961, io63,  1172. 

Borienne  (Michel),  tailleur  de  pierres, 
1107. 

ou  Bourienne  (Nicolas),  ter.,  88, 

99,  101,  102,  23o,  247,  376,  38i, 
3gi,  5o6,  524,  526,  646,  762,  877, 

988,  989, 1095,  1207. 

Bornes  (Démolition  de),  229,  38o. 

(Egalisation  de),  37 4. 

(Plantation  de),  225,  888. 

de  pierre  dure,  887. 

Bosquet,  jard.  ,219. 

Bottes  à l’épreuve  de  l’eau  pour  fontai- 
niers,  769,  1210. 

Boucault  (François),  charp, , employé  à 
la  machine  de  Seine,  123,  261,  267, 
395,  4 1 4 , 421,  528,53i,  55i,683, 
686,  796,  800,  911,  914,  1020, 
1026, 1127. 
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Bouchard  (Françoise  et  Anne) , jard.  des 
Tuileries,  1 34. 

Bouchardon  (Claude),  garçon  fontainier, 
997,  io83,  no5,  1194,  1214. 

Boucher  (Denis),  greffier  des  Bâtiments, 
101,  484,  621  ; ses  héritiers,  683. 

Boudin,  garçon  de  laboratoire,  55,  198, 
345,  488, 626. 

Boues  (Enlèvement  et  transport  de),  89, 
90,  161,  229,  233,  234,  235,  375, 
498,  5o4, 5o8, 758. 

des  rues  pour  les  pépinières,  75, 

219,  220,  366,  4g8,  499,  636,  637, 
871,  1201. 

Bougies  (Fourniture  de)  aux  Acadé- 
mies, 56,  199,  345,  489,  6o4,  720, 
83g,  g53,  972,  io64. 

Bougival  ( Aqueduc  de) , 526. 

(Curé  de),  i42,  2o3. 

(Ferme  de),  i42,  2o3,  490. 

(Fonds  de),  774. 

(Moulin  de),  261,  490,  778,  973. 

Bouillon  (Droits  perçus  à)  pour  l’entrée 
des  cuirs,  io3,  248. 

Boulanger  (Jacques),  ter.,  2 36,  2 45, 
377,  5o6. 

(Pierre),  ter.,  235,  377. 

garçon  du  magasin  des  démoli- 
tions, 275,  417,  5Go, 56i,  801,  gi5, 
1023, 1128, 1238. 

Bouleau  (Cerceaux  de  cuve  en  bois  de), 
652. 

Boules  de  pistons,  102,  io4,  248,  392, 
3g3,  627,  529,  662, 776,  777,  890, 
1002,  1109,  1218,  1219. 

Boulle  (André-Charles),  ébéniste,  137, 
284,  43o,  48o,  569,  577,  64g,  6g5, 
735, 809, 853, 881, 92 4, io32 , 1 1 i5, 
1137,  124g. 

Boulogne  l’ainé  (Bon),  p. , 555,  684, 
845,  gi5,  954,  1023,  1066,  1126, 
1176,1183,  1233. 

le  jeune  (Louis),  p. , i5o,  210, 

478,  555,  675,  684,  733,  782,  791, 
845,  851,897,  9*5,  954,962,1023, 
1066,1126,  1176,  n83,  1233. 

l’aînée  (Madeleine),  p.  684,  gi5, 

1021,  1023,  1233. 

frères,  p.,  4,  60. 

ter.,  4og. 

Boulogne  (Bois  de),  77,  221,  369;  allée 
royale,  80. 

Boulons,  529,  776,  889,  890. 

Bouquet  (La  veuve  Jean),  jard.,  364. 


TABLE  ALPHABETIQUE. 


Bouquets,  ornement  de  fontaines,  ia3o. 

de  feuilles  de  marbre  pour  cacher 

les  nudités  des  statues,  652. 

Bourbonnais  (Marbres  de),  583,  584, 
g3i,  n5o. 

Bourcier,  bourrelier,  998. 

Bourdereule,  sc. , 472,  58i. 

Bourdet  (Jacques),  p.,  162,211. 

Bourdin  (Gratien),  marchand  de  toile, 
176,  452,  46o,  602, 712,  719,  839, 
947,  1069 , 1167. 

Bourdon  (Jean),  comité  de  la  galère, 
4i,  181,  325,  465,  607,  724,  843, 
950, io63, 1171. 

Bourdonnet,  voit,  par  eau,  622  , 968. 

Bouré  (Jean),  dit  Desmoulins,  voit., 
4o2, 54 1 , 671,  902, 1227. 

Bouret,  charp. , 1 10  ; sa  veuve,  256 , 4oo, 
536,  669,  785, 900,  1010. 

Bourg,  Suisse  de  la  porte  de  Conflans- 
Sainte-Honorine,  490, 742, 860. 

Bourgault  (Etienne),  p. , 28,  35,  117, 
1 53 , 166,  174,  2 1 3 , 2i4,  262, 
3i 1,  3i8, 35 1 , 352,  356,  384, 397, 
4o6,  447,  458,  544,  590,  601,  675, 
708, 718,  791,  827,  837,  go5, 938, 
945,  io48,  1057,  n56,  1166. 

arpenteur,  37,  56,  73,  178,  199, 

299, 322,  36 1 , 46i,  6o3,  629, 687, 
719, 742,  801,  83g,  860, gi5, 952, 
953,  973,  io64,  1082,  1173,  ng3. 

jeune,  élève  arpenteur,  gi5. 

Bourgeois  (Jean),  charp.,  238,  767. 

Bourgeon  (André  ou  Avé),  garde  des  fon- 
taines de  Pougues,  i38,  286,  43o, 
569,  695,  810,  92 4,  io33,  n38, 
12  50. 

Bourges,  i24o. 

Bourgogne  (Mariage  du  duc  de),  169, 
170, i85, 191,  ig4, 333. 

(Portrait  du  duc  de),  837. 

(La  duchesse  de),  ses  voyages  dans 

la  roulette  ou  ramasse  de  Marly, 
64g. 

(Présent  fait  à la  duchesse  de), 

339. 

Bourgogne  (Voyages  en),  i24i. 

Bourgoin,  men. , 825, 1 1 54 . 

Bourguignon  (Henri),  dit  Buteau,  ter., 
23,  162,  585,  704,  752,  869,  981, 
io44,  1088,  n53,  1201. 

charp.,  1025. 

charretier,  i24i. 

Boüriaü,  voit.,  784. 


Bourkart  (Jacques),  Suisse  d’une  nou- 
velle porte  de  Conflans-Sainte-Hono- 
rine,  973,  1082,  1193. 

Bourlo  (Pierre),  tailleur  de  pierres,  987, 
iog4. 

Bourneuf( Chaussée  de),  9 43,  io54. 

Boursault  ( Plant  et  cépées  de  ) , 867,  377, 
4g8. 

Boursier  ou  Bourcier  (Pierre),  charron, 
5i2 , 768 , 998 , 1 102. 

Boursillière  (Plaine  de  La),  i3,  66. 

Bousumiez  (Marie),  veuve  d'un  ma- 
nœuvre, ia4i. 

Bouteilles  (Fourniture  de),  108,  397. 

carrées  pour  eau  de  fleur  d’oran- 
ger, 899,  1116. 

Boutet  (Paul),  sc. , 33o,  33i,  471,  472 , 
612. 

(Robert),  ser. , 45,  i35,  334, 

475,  616;  sa  veuve  et  ses  héritiers, 
960. 

Boutiton,  chaudronnier,  97. 

Boutoille  (Henri),  garde  des  étangs  de 
Luciennes  et  de  Marly,  720,  799, 
io83, 1129,  ia4i. 

Boutrait  (Louis),  ser.,  9,  64. 

Boutray  (Pierre),  ser.,  1203. 

Boutrot  ou  Boutrau  (Thomas),  men., 
781,  895 , 1006. 

Boutures  (Arrachage  de),  870. 

Bouvignon  (Jacques),  concierge  de  l’Aca- 
démie d’architecture,  1081,  1192. 

Bouviiain  ou  Bouvrins  (Marc),  ser.,  81, 
222,  225,  36g, 5oi,  638, 753. 

Brador  (Jean),  taillandier,  96. 

Branche  (Nicolas),  frotteur,  5o4,  768, 

874. 

Branches  de  cuivre,  169. 

Brandebourg  (Jean),  voit.,  38o. 

Branjon  ( Pierre) , avocat  en  Parlement, 
i58. 

Branky  ou  Branchy,  lapidaire,  53,  197, 
289,  344,  35o,  420,  486,  487. 

(Catherine-Charlotte),  fille  du  la- 
pidaire, 486. 

Branlard  ( Pierre  ) , faïencier  - verrier , 
3o,  36,  108,  3i3,  821,  397,  45i, 
832 , 838 , 899 , 1116. 

Bras  de  bronze  doré,  735. 

Bras  d’or,  taillandier,  168. 

Bray  (Michel),  jard.,  273,  635. 

Bray  ou  goudron,  25o,  3g3,  661,  io5i, 
1 2 3 1 . 

Brebant,  papetier,  968. 
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Brebis  du  Fesand,  en  Afrique,  n44, 
1197- 

Brèche  de  Sauveterre  ou  brèche  grise, 

580,  58i,  584. 

grise,  marbre,  167,  082,  583, 

584,  818,  820,  931,  io4o,  io4i, 
io42,  io43,  io44,  ii46,  1147, 
n48,  1149,  n5o. 

violette,  marbre,  18,  579,  58o, 

581,  677,  n4g,  1186. 

Brèches  aux  digues,  101, 3 1 6 , 455,  io53. 
à l’enclos  des  avenues  des  Tui- 
leries, 33 1. 

à la  forêt  de  Saint-Germain,  757. 

aux  fossés  du  parc  de  Vincennes, 

-192. 

aux  murs  du  parc  de  Saint-Ger- 
main, 370. 

de  Chambord,  4oo,  536,  785, 

900,  1010. 

de  Monceaux,  io84. 

Brémard  (Jean),  manœuvre  à la  Machine, 

559. 

Brément  (Jean),  jard.,  54,  198,  344, 
488 , 625 , 740 , 858. 

Bressin  ou  Bresain  (Pierre),  ser.,  457, 
600,  1 1 65. 

Breton  (Jacques),  1er.,  38o. 

(Nicolas),  ser. , 836. 

Bréval,  sergent  du  régiment  du  Roi, 
685. 

Bréval  (Madame  de),  i5,  69. 

1 Bréviaires  ( Rigole  et  village  des),  11 63. 

; Bbiant,  marchand  de  bois,  586. 

| Bricard  (Jean),  charp.,  1 5,  22,  69. 

! Bricot,  ter. , 43. 
j Brides  de  fer,  384,  4o5. 

! Briechanron,  prop. , 5. 

Brières  ou  Bréviaires  ( Rigoles  des),  1000, 
1 1 63. 

Brion,  marchand,  1076. 

Briot  (Bon),  miroitier,  29,  137,  167, 
262,  285,  3o4,  3o6,  43o,  45o,  569, 
593,  677,  688,  6g5,  800,  809,  818, 
83o,  881,  907,  916,  924,  1024, 
1026 , io32 , io5i,  1129, 1137,  n38, 
1231,  124o, 1245,  124g,  i25i. 
Briques  (Fabrication  de),  167,  633, 
634,  1000. 

façonnées,  978. 

Briquet,  sc. , 8,  63, 95. 

Briquetiers  occupés  aux  travaux  de  l’a- 
queduc de  Maintenon,  633,  634. 
Briseaü,  cordier,  79. 
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Brissart  (Daniel),  manœuvre,  802, 
1024. 

Brisson,  employé  au  service  des  Bâti- 
ments, 4i5. 

Brisures,  529. 

Brochard  (Charles),  ter.,  873,  1091, 
1205. 

Broche  (Antoine),  mat.,  688. 

Brochet,  trésorier  général  des  ponts  et 
chaussées,  3o2,  439. 

Bronzage  de  modèles  de  sculpture, 
768. 

Bronze  (Aigle  de),  897. 

(Anges  de),  1072,  11 84. 

(Armoiries  de  France  en),  1177. 

(Balcons  de),  48o. 

(Bordures  de),  48, 48o,  48i,  572, 

087,  601,  619,  735,  766,  io58. 

(Cercles  de),  1074,  1186. 

(Chapiteaux  de),  48o. 

(Colonnes  de),  g65,  1073,  1074, 

1 185 , 11 86. 

(Consoles  de),  48o. 

(Contre-cœurs  de),  700,  735, 

792,  794, 853, 964, 101 5, 1120. 

(Couleur  et  vernis  de),  24i,  385, 

5i6,  601,  676,  768,  827,  882, 938, 
949,  997,  io48,  1061,  no5,  n56, 
II70, 1212, 121&. 

(Enfants  de),  853. 

(Ferrures  et  ornements  de),  3n, 

446,  447,  448,  546,  589,  590,  826, 
85i,  852,  853,  906,  io5o,  1169, 

1186. 

(Figures  et  groupes  de),  48,  i4o, 

188,  189, 190,  202,  337,  338, 354, 
522,  655,  735,  771,  852,  855,  886, 
1072. 

(Fourniture  de),  966. 

(Girandoles  de) , n85,  1211. 

(Gourmette  en),  190. 

(Masques  de),  io35,  io5o,  1074, 

11 86. 

(Moulures  de),  65o,  766,  792, 

1099. 

(Modèles  et  ouvrages  de),  479, 

48o,  735,  853,  g46,  965,  1099, 
1159, 1230. 

(Mosaïques  en),48o. 

(Palettes  de) , 65o , 121 1. 

(Panneaux  de),  48o. 

(Pesage  de  figures  de),  855. 

(Pieds  de  globes  de),  g65,  io63, 

1074,  1181,  n85,  1186. 


Bronze  (Pilastres  et  chapiteaux  de  che- 
minée en),  48o. 

— — (Roues  de),  994. 

(Trophées  de),  44g,  48o,  56o. 

doré  (Agneau  de),  966. 

doré  (Bordures  de),  601,  619, 

735. 

doré  (Bras  de),  735. 

doré  (Cheminées  de),  35,  319, 

480,  48i,  546,  572,  691,650,677, 
710,  735. 

doré  (Croissants  de),  166. 

doré  (Enfants  de),  85i,  853, 966. 

doré  (Ferrures  de),  826. 

doré  (Garnitures  et  ouvrages  de), 

35,  82,  137,  166,  284,  319,  429, 

48 1 , 5 1 5 , 544,  568,672,589,691, 
619,675,694,  696,  710,711,735, 
791,  809,  826,  85i,  905,  923,  937, 
938,  io32,  io35,  1058,1137,  h4o, 
1211,  1248. 

doré  (Moulures  de),  117,  319, 

5 1 5 , 619,  794,  926,  io35,  n4o, 
1211. 

doré  (Nuages  de),  g65. 

doré  (Rayons  de),  965. 

doré  (Trophées  de),  5g  1,  8i4, 

865,  1074,  n85. 

doré  (Trumeaux  de),  io35. 

resté  après  la  fonte  de  la  statue 

équestre  de  Louis  XIV  de  l’hôtel  de 
Vendôme,  48. 

Bronzes  du  cabinet  du  Roi,  5o. 

volés  dans  le  cabinet  de  la  Re- 
nommée, à Versailles,  48i. 

Brot  (Pierre),  Limousin,  5o5. 

Brouettes  (Fourniture  et  réparation  de), 
63,  106,  261,  387,  3g4,  5oi,  5o6, 
53i,  1075, 1076,  1111, 1220. 
Brunadlt  ou  Bruneaü,  inspecteur  à Vin- 
cennes,  439,  482,  554,  55j,  56i, 
621,  680,  685,  701,702,736,798, 
799,  800,  854,  908, 912, gi4, 917, 
968,  10l8,  1021,  1026,  IO76,  1124, 
n3i,  1 187,  1235,  1242. 

Brunelet,  maç. , 106. 

Brunet  (Jean-Baptiste),  garde  du  Trésor 
royal,  1,  2 , i55. 

Brüslé  (Antoine),  marchand  de  char- 
bon, 260 , 394, 529. 

Bruyères  (Arrachage  de),  86. 

Bruzeau,  jard.  à Orléans,  364. 

Bue  (Grand  aqueduc  de),  290,  35i. 
(Aqueducs  de),  171,  177. 


Bue  (Fonds  de),  749,  81 5. 

(Garde  de),  421,  567,  799,912, 

1022, 1128,  1238. 

(Logement  du  garde  à),  275, 

944. 

(Magasin  du  pont  de),  172,  173, 

177,  821. 

(Paroisse  de),  73. 

(Plaine  de),  463. 

(Pont  de),  9,  32,  64,  177,  27Ç., 

3i5,  454,  718, 749, 81 5. 

(Rivière  neuve  du  fonds  de), 

290. 

(Routes  et  rigoles  de),  171,  177, 

266,  326. 

(Travaux  de),  i54,  212,  290, 

600. 

(Village  de),  290. 

Bue  (Mmc  de) , 748 , 749 , 8i4,  865. 

Bucan  (Marie),  femme  Picquart,  prop. , 
n44,  1199. 

Buffet,  jard.,  382. 

Buffié,  marchand  d’avoine,  222,  370. 

Bugnï  (Henry-Thomas  de),  jard.,  690, 
8o5,  919,  1027,  n33,  1243. 

(Thomas) , jard. , 77,  221. 

Buirette  (Jacques),  sc. , professeur  en 
l’Académie  de  peinture  et  sculpture, 
128,  274, 417. 

Buis  (Achat,  plantation  et  tonte  de), 
269,  367,  4g8,  61 4 , 730,  869,  981. 

de  bois,  76,  219. 

en  pépinière,  224. 

nain,  75,  219,  4g8,  981. 

Bulard  , jard. , 218. 

Bullet  (Pierre),  arch.,  489,  626,  740, 
858,  972, 1081,  1 192. 

Bullot,  ter.,  3p,  182,  327,  468. 

Bureau  des  dessinateurs  à Paris,  974, 
io83 , i ig4. 

des  dessins  de  la  Surintendance, 

484,  554,  6o3, 621,  720, 83g , io64, 
1129,  1189. 

des  dessins  de  Marly,  1216. 

des  magasins  du  Roi,  968. 

des  plans  et  dessins  des  Bâtiments, 

37,  178,  272,  322,  4i8,  46i,  554, 
6o4,  667,  681,  687,  720,  856,  914, 
g53,  1020,  1023,  1125,  1236. 

des  remboursements  d’héritages, 

554,  6o3,  6o4,  680,  720,  796,  839, 
855,  908,  953,  1018,  io64,  1124, 
1173,  1235. 

Buret  (Pierre),  maç.,  86,99,  a28 , 229  , 
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245,  373;  sa  veuve,  36a,  37 4, 
388. 

Busigni  (Isaac),  mat.,  4a,  182,  277, 
326,  466,  608,  72 4,  843,  917,  961, 
io63,  1172. 

Buste  du  président  de  Menars,  3oi. 


Cabanet  (Jean),  Limousin,  85,  234. 

Cabinet  des  tableaux  et  dessins  du  Roi. 
484, 809. 

Câbles,  763,  ioo3,  nio. 

Cachets  (Fourniture  de),  484,  622. 

Cadare,  jard.,  364. 

Cadenas  (Fourniture  de),  249,  871. 

Cadran  à vent  de  Meudon,  ia3o. 

solaire  de  Fontainebleau,  276. 

Cadres  de  cheminées  sculptés  et  dorés, 
a4i,  24a. 

Caen  (Intendant  de),  3 2 2. 

(Transport  de  rocailles,  de  Baycux 

et  Manvieux  à),  3q2,  620,  769. 

Caffieri  (Philippe),  sc. , 8,  63. 

Caffin  ou  Caphin  (Denis),  ser. , 445, 
5i4,  543,  588 , 65o,  674,  764,  765, 
781,  825,  880, 896,  904,  954, 991, 
992,  io65,  1098,  n55,  1175,1210. 

(François),  ser.,  960,  991,  1069, 

1098,  1175, 1 181. 

Cagneux  (Étienne),  voit.,  12o4. 

ou  Cagnieu  (Jean),  potier,  261, 

5 19,  53o, 664. 

Cagnieux,  ter.,  1095,  1208. 

Caillard,  sc.,  709. 

Caillé  dit  La  Pommeraye,  habitant  de 
Mai'ly,  652. 

Caillet,  notaire  des  Bâtiments,  i3o,  i58, 
271,  4i5. 

Cailleteau  (Pierre),  dit  l’Assurance, 
arch.  dessinateur,  ia4,  267,  4i4, 
554,  56i,  681,  798,  908, 974,  1017, 
1024,1083,1123,1194,1234,1239. 

Caillou  de  meulière,  102,  3go,  5og, 
5a5,  626,  658,  773,  774,  888,  889, 
1000,  1107. 

de  vigne  (Fourniture  de),  100, 

101,  773 , 1000. 

Caisse  pour  emballage  d’un  portrait  de 
Louis  XIV,  83a. 

pouu emballage  de  statue,  969. 

Caisses  à fusées , i85,  333. 

d’assemblage,  54a. 


Bustes  du  château  de  Marly,  517,  655, 
770, 883,  886. 

Bustes  de  marbre,  i4o,  202,  3oi,  474, 

655,  770, 886. 

Buteau  (Denis),  voit.,  307,  636,  822, 
934. 
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Caisses  de  merrain , 4o5. 

d’orangers,  a5,  26,  81,  n5,i64, 

226,  261,  3oi,  3o8, 309,  3io, 3i4, 
36g , 4o5 , 443 , 444 , 445 , 5oi,  54a, 
543 , 587,  588 , 590 , 638 , 673 , 674, 
705 , 706 ,753, 790 ,824,  8a5, 871, 
go4,  935,  937,  982,  ioi3,  io45, 
io48 , 1089,  in3, 1119,  n54,n55, 
n56 , 1202 , 1229. 

Calfatage  ou  calfeutrage,  io5 , 260 , 387, 
393,  3g 4,  5a8,  663,778,  884, 891, 
892  , 1002 , 1009 , io5i,  1110. 

Calfeutrements,  768. 

Caliston  ou  Calisto , compagne  de  Diane, 
stat. , 8,  63,  11 84. 

Callisto  ( La  nymphe  ) , stat.  de  bronze , 
48,  190. 

Calmard,  artificier,  4,  60. 

Camay  (Jacques),  couv. , 3g,  182,  3a8, 
467,  608,  726,  844,  952,  io65, 
1174. 

Camel,  marchand,  io44. 

Campan  (Marbre  vert  de),  17,  18,  19, 
20,  21,  i55,  i56 , 1 57,  i58,  i5f), 
160 , 3oi , 3oq  , 3o3 , 3o4 , 3o5 , 33g, 
44o,  576,  677,  578,  679  , 58o , 681, 
58a, 583,  584,  818, 820, 821, 930, 
io4i, io42 , io43 , 11 46 , 1 147, 11 48, 
11 4g,  i i5o. 

Canada  (Oies  du),  pour  la  Ménagerie, 
867. 

Canal  d’Orléans,  483,  538,  53g. 

Canards , 297,  357. 

Canaux  pour  le  transport  de  matériaux, 
i5. 

Candon  (Jean),  charp. , 4i,  181,  325, 
421,  465, 607, 724, 843,  960, 1026, 
io63,  1171. 

fils  (Jean),  mat.,  1172. 

Cane  musquée,  817,  866,  n44,  1198. 

Canes  et  canards  d’Égypte,  573,  817, 
866 , 867,  1 145 , 1199. 

C anon  ville  ( Jean  ) , ter. , 984 , 1091, 1205. 

Cantain  (Claude),  mat.,  688. 
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Büteux( Henri),  dit  Bourguignon. — • Voy. 
Bourguignon. 

(La  veuve),  19. 

Butor  (Jean),  ter.,  367. 

Butterfield,  géographe,  5o,  484, 1074, 
1186. 


Capucines  (Église  et  nouveau  couvent 
des)  de  la  rue  Saint-Honoré,  42, 
46,  71,  73,  i83,  187,  ig3,  217, 
33i,  334,  335,  338,  357,  4n,  417, 
467,  474,  477,  479,  55o,  566,  609, 
6i3,  616,  617,  690,  725,  732,  740, 
833,  844,  845,  847,  84g,  858,  921, 
g52,  965,  972,  io3o,  1070,  1182, 
1244. 

chapelle  de  M.  de  Louvois,  22. 

enclos,  556. 

horloge,  483. 

jardins , 123, 1 83,  267,  4i  1,  55o, 

566,  690,  8o5,  921,  io3o,  1 1 34 , 
1244. 

magasin,  1 83 , 193. 

pompe,  854. 

Caquet  (Léonard) , couv.,  3g6. 

Caiibonnet  (La  veuve),  jard.  des  Tuile- 
ries , i3o , 278 , 425 , 562 , 692 , 8o4 , 
918 , 1028  , ii32 , 1244. 

Cardinal  (Nicolas),  charron,  654. 

Cardinière  (Chantier  de  la),  674,  864, 

97<5, 079.  1 1 99- 

Caré,  p. , 73. 

Carel  (Étienne),  men. , 2,  58. 

(Nicolas) , men. , 2 . 59. 

Carelu  , employé  aux  travaux  de  la  rivière 
d’Eure,  178. 

Caresme (Thomas ) , artificier,  5,61,194, 
342. 

Carillon  de  la  Samaritaine,  192,  299, 
36i,  435,  496,  574,  632. 

Carlier  aîné  (René),  dessinateur,  122, 
127, 272,415,  4i6,  554,  556, 610, 
681,  686,  720,  798,  83g,  855,  909, 
914, 1018, 102 3, 107 8, 1124,  1129, 
1188,  1234,  124i. 

sc. , 472,  479,  545,  676. 

Carmélites,  740,  858,  972. 

Carouge  (Claude),  charp.,  607,  724, 
843 , g5o , io63 , 1 1 72. 

Carpes  (Achat  de)  pour  les  bassins  Jde 
Marly,  885,  988,  996,  998,. 
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Carpes  (Muids  pour  transport  de)  à 
Marly,  1208. 

( Voyages  du  Contrôleur  Général  des 

Bâtiments  pour  pêcbage  de),  i24i. 

envoyées  des  châteaux  de  Chanse- 

nets  et  Desmarest,  i,  1076. 

pêchées  à Gesvres  pour  Marly, 

no4. 

pêchées  à Marest  pour  Marly,  1189. 

pêchées  à Vaux-le-Vicomte  pour 

Marly,  953,  998. 

pêchées  à la  digue  de  Villemon  pour 

Marly,  io53. 

de  couleur  (Achat  de),  1188. 

de  couleur  du  château  de  Verneui! 

pour  Marly,  998. 

de  couleur  pêchées  dans  l’étang  de 

Roquancourt  pour  Marly,  987. 
Carrare  (Marbres  de),  48 1,  853. 

Carré  (Michel),  men.,835,  9 A4 , io55, 
iiô4. 

(Thomas),  men.,  i85,  599, 

716. 

Carreaux  de  faïence,  276,  821,  45 1. 

de  faïence  de  Hollande , 36 , 1 3o , 

169 , 3i3 , 654. 

de  Hollande  gris  de  lin  et  à paysages, 

169. 

de  Lisieux,  3o,  36,  3i3,  832, 

838. 

de  marbre,  3o2,  3i2,  1187. 

de  marbre  blanc  et  noir,  1187. 

de  pierre,  25i,  3i2. 

de  terre  cuite,  36,  978,  1000. 

Carrés  de  médailles  et  de  jetons,  485, 
626 , 966 , 1077,  1187. 

Carrière  à glaise,  2 32. 

du  faubourg  Saint-Jacques,  à Paris, 

595. 

Carrières  (Décombres  de),  979. 

au-dessus  de  la  machine  de  Marly, 

774,  1000. 

de  Bois-Richoux,  634. 

de  Carrières -sous -Bois,  88,  89, 

23 1,  298,  35g,  36i,  378,  607,  629, 
643 , 659  , 761,  988. 

de  la  chaussée  Le  Comte,  786. 

de  la  côte  de  Marly,  379,  38o. 

de  Grosrouvre , 129,520,623. 

de  Senlis,  46i,  484. 

de  Tonnerre,  1160,  i24i. 

de  Trossy,  46 1. 

sur  les  côtes  de  la  mer,  96. 

Carrières-sous  Bois  (Carrières  de),  88, 


89,  23i,  298,  35g,  36 1 , 378,  507 , 
629, 643,  659,  761, 988. 
Carrièrcs-sous-Bois( Seigneurie  de),  298, 
35g. 

(Village  de),  490,  629. 

Garrières-sous-Poissy , 226,  5o4. 

Cartaud  fils,  maç.,  n48,  1179. 
Cartadx,  maçon,  h-jh,  61 3,  729, 
9&7- 

Carte  générale  du  nouveau  parc  de  Marly, 
801. 

Cartel  (Jean),  men.,  542,  673,  696, 
789,  go4,  ioi3,  1119,  1229. 

Cartes  (Élargissement  de),  124i. 

des  hois  et  héritages  des  environs 

de  Versailles,  ioô4. 

des  eaux  de  Versailles,  46 1. 

de  géographie  pour  les  pavillons 

des  Globes  de  Marly,  1076,  1076, 
1216 , 124l. 

de  la  machine  de  Marly,  4i8. 

de  Marly,  1216. 

des  terres  de  Maintenon  et  Grog- 

neuil,  299 , 36 1 , 953. 

des  travaux  de  la  rivière  d’Eure, 

46 1 . 

Cartouches  peints  sur  verre,  101 5. 

de  la  décoration  du  feu  d’artifice 

de  Meudon,  1067. 

Casadx  (François),  sergent  du  régiment 
du  Roi , 644. 

Cassinat,  p.,  élève  de  l’Académie  de  pein- 
ture et  sculpture,  740,  85o,  85g, 
910,  961,  1070. 

Cassis  ou  rigoles  à ciment,  226. 
Cassolettes,  827. 

de  plomb,  338. 

Castelot  (François),  men.,  39. 

Cauchy,  dessinateur  et  inspecteur  à Meu- 
don , 125, 267,  4i4,  554, 681,  798, 
909,  1018, 1124,  1235. 

Caumont  (Jean),  marchand,  i2i4. 
Caovin,  mat.  du  canal,  417. 

C aux  (Le  marquis  de),  17. 

Cayot,  élève  sc. , 267,  421. 

Cazes,  élève  peintre,  626. 

Cazuel  ou  Casoar,  animal  pour  la  Ména- 
gerie, 867. 

Cebron  (Georges),  prop.,  749. 

Cèdre  (Bois  de),  1 1 5 1 . 

Cellier  (Pierre),  maçon,  80,  224, 

36g. 

Cendres  (Vente  de),  576. 

Cens  et  rentes,  347,  854. 


Cépées  renversées  par  le  vent  (Redres- 
sement et  plombage  de),  5og. 

de  bois  blanc,  760,  869. 

de  bois  mort,  375. 

de  charme  (Transport  et  planta- 
tion de),  86,  91,  235,  937,  362, 
375, 376,  377,  38o, 382,  507,508, 
5og , 5i  1,  636 , 646 , 704 , 750 ,761, 
753,  869,  980,  981,  1087,  1088, 
1201. 

de  châtaignier,  86,  91,  235,237, 

362  , 375 , 376 , 377, 382 , 5og , 5i 1, 
5i2, 647, 878. 

de  chêne,  235,  236,  3-]ù,  376, 

377,  38o,  4g8,  5io,  5 1 1 , 750. 

d’épines,  376,  382  , 5 1 1 . 

d’ormes,  636,  1088. 

Céphale  et  Procris , lab.,  675. 

Cerceaux,  80,  95,  97,  243,  374,  768, 
883,  1102. 

de  cuve  (Fourniture  de),  387,  5 19, 

652 , 883 , 990. 

Cercles  de  bronze,  1074,1186. 

Cerf  blanc  ou  biche  pour  la  Ménagerie , 
867.  A 

Cerfouettes,  388. 

Cerfs  (Bateau  servant  à prendre  les), 
1 io4. 

Cerret,  jard. , 635. 

Certin  ou  Certains,  voit.,  499,  636. 

Chabot  (Jean) , carrier,  1107. 

Chabreron  (Mathurin),  maç. , io52, 
1161. 

Chafetel  (Pierre),  ter.,  620. 

Chaillot,  marinier,  778,  998,  1188. 

Chaillot  (Minimes  de  Nigeon  à),  1191. 

Chaillou  (Philbert),  portier  du  Jardin 
royal,  54,  198 , 344 , 488 , 625 , 740, 
858 ,971,  1191. 

Chaises  (Fourniture  de),  621,  622. 

Chalais  (Étang  de),  548. 

Challas,  ser. , 937,  945. 

Chalot  (Thomas),  bûcheron,  38 1. 

Chaloupes  de  Meudon,  260,  263,  276, 
4o5 , 409  , 543 , 790 , 903. 

Chalumeau,  couv.  25. 

Chambois  (Laveuve),  maç.,  39, 182  , 328, 
467, 608,  726,  844, g52. 

Chambord  ( Château  de  ) , 3 , 1 5 , 5g , 68, 
110,111,  255,  256,  267,  399,  4oo, 
4oi,  4o2,  536, 537, 538,  682, 669, 
670,  785 , 786 , 787,  900,^901, 1009, 
1010, 1011, 1116, 1117, 1118, 12 25, 
1226 , 1227. 


Chambord  : allées  de  la  Canardière , 

536, 

appartement  du  sr  Chuppin,  538. 

appartement  du  comte  de  Sad- 

mery,  4oi. 

canal  du  château  , 785. 

chantiers  de  sciage  de  bois , 4oo. 

chaussée  Le  Comte  (Carrières  de 

la),  786. 

chaussée  du  Puits,  4oo. 

chaussées  des  ponts  du  Pinet,  de 

Ripercher  et  de  Lormettron , 4oo , 669. 

cimetière  (Nouveau),  4oo. 

cour  delà  chapelle,  53g. 

cours  du  château , 538 , 670 , 786, 

901,  1011,  1116,  1226. 

couverture  d’ardoise  neuve,  4oo, 

537,  785. 

daims  pris  dans  le  parc,  537, 

538,  579. 

faisanderies  et  remises  à gibier, 

110,  2 56 , 4oo , 536 , 669 , 785 , 900, 
1010 , 1 i 16 , 1226. 

forêt,  578. 

glacières,  110,  112,  399,  4oo, 

537,  538,  670,  902,  ion,  1118. 

horloge,  112,  i45,  206,  267, 

4o2,  538,  539, 670,787,902,1011, 
lll8, 1225. 

parc,  4oo. 

parc  (Daims  pris  dans  le),  537,  538. 

parc  ( Réparations  aux  murs  du  ) , 

110,  399 , 4oo , 536 , 669 , 785 , 900, 
1010. 

pont  du  Pinet  (Démolition  de  la 

culée  du) , 4o2. 

ponts  de  bois,  4oo , 537. 

sangliers  voiturés  àMeulan,  578. 

terrasse,  53g. 

visite  du  roi  d’Espagne  et  des 

princes,  787. 

Ghambourcy,  757. 

Chambranles  sculptés,  479. 

de  marbre,  17,  22, 96,  i56, 44g, 

018 , 783 , 829. 

de  pierre,  783,  784. 

Chambre  des  Comptes  (Vérification  à la) , 
274, 4l2. 

du  Conseil  des  Bâtiments , 46 1. 

Chamillart  (M.  de),  intendant  des  fi- 
nances, 149,  209,  700,  818,  930, 
io4o,  n5o. 

(Maison  de) , 16. 

Champagne  (Pierre),  ter.,  84,  88,8g, 
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227,  23i,  232  , 3oo,  36o,  36i, 371, 
377,  6o3,  507,  643, 761. 

Champagne,  garçon  de  magasin  à Meu- 
don,  4i8. 

vitr. , 63o,  744. 

Champagne  (Forges  de),  176,  291, 297, 
320,358,  45o , 5g3,8i3,  8i4,864, 
865. 

Champenois,  voit.,  769. 

Chancelier  (Claude),  marchand  de  bois, 
102. 

Chancelier  (Groupe  de  marbre  donné 
au) , 621. 

( Tapisserie  exécutée  pour  le ) , 6 1 8, 

623,  733. 

Chancellerie  (Tapisserie  pour  l’hôtel  de 
la) , 623 , 738 , 969. 

Chandeliers  d’argent  donnés  à l’église  de 
Strasbourg,  483. 

servant  de  fontaines  à Meudon, 

119. 

Chandelles  (Fourniture  de),  37,  97,  io5, 
178,  179, 242, 25o,  322  , 387,394, 
46 1,  521,  53o,  6o4,  653,  663,  719, 
720,  768,  777,  83g,  884,  891, g53, 
995,  1002, 1103,1110,1173,1219. 
Chandoiselle  (Charles),  ter.,  642. 

Change  d’argent,  io3,  248,  346,  489, 
528 , 627,  741,  775 , 859 , 973 , 1081 , 
1193. 

Changé  (Fourneaux  pour  la  construction 
de  la  brique  à),  634. 

(Village  de) , 634. 

Chansenets  (Château  do) , 1076. 
Chantalou,  toiseur,  420. 

Chantelle  (Fourniture  de  bottes  de), 
1218. 

Chanterelles  pour  les  roues  de  la  machine 
de  Marly,  889 , 1108. 

Chantiers  des  travaux  de  l’aqueduc  de 
Maintenon,  633,  634,747. 

Chapelain  (Henri),  garçon  fontainier, 
655, 743,  771,  860, 886,  974, 997, 
io83,  no5,  ng4,  i2i4. 

(Jean) , ser. , g3 , 239  , 388 , 992. 

(Sébastien),  prop.,  975,  ng3. 

Chapes  (D'lle),  de  la  Musique,  102 5. 
Chapiteau  antique  (Moulage  de),  48o. 
Chapiteaux  (Moulage de),  736,  853. 

colonnes  et  pilastres  de  l’église  des 

Invalides,  469,  471,  472 , 611. 

de  la  chapelle  de  Meudon,  905. 

corinthiens  (Modèles  de),  592. 

de  bronze,  48o. 
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Chapiteaux  de  pierre,  5i8,  828,  939, 
1007,  1049,  1167,  n58. 

Char  de  triomphe  (Le),  portière  de  ta- 
pisserie, 624,  738. 

Charboisel ou  Chardoisel  (Charles) , ter., 
379, 5o8. 

Charbon  de  terre  ou  de  bois  (Fournitures 
de),  84,  g5,  io4,  119,  228,  242, 
260,  373,  386,  394,  4io,  5o4, 621, 
53o,  64o,  654,  663,  757,  768, 777, 
874,  884 , 891, 916 , g85 , 996 , 1092, 
no3 , 1110,  1205 , 1215. 

Chardon  , procureur  au  Parlement , 484 , 
736,  855, 967,  1075,  1188. 

Chariot  (Le) , flûte  ou  navire,  622. 

Chariot  pour  la  tonture  des  palissades , 97. 

Chariots  (Fourniture  de),  79  , 263 , 387, 
42  2 , 5i2 , 768 , 998 , 1102, 1211. 

pour  entrer  et  sortir  les  orangers , 

3o , 5g4,  83o. 

pour  transporter  les  ormes,  1099. 

Charité  (La),  bas-relief  en  pierre,  33o, 
612. 

Charité,  tab. , 187. 

Charles  (Bertrand),  garde  à Bue,  276, 
4i6 , 421,  557. 

Charles-le-Chauve , méd. , 610,  727. 

Charme  (Bois  de)  pour  boules  dépis- 
tons, 102  , 248 , 261,  392 , 44o,  627, 
662 , 777,  8go. 

(Bois  de)  pour  tambours,  1002. 

(Bois  de)  pour  tampons,  777, 

890,  1109. 

(Cépées  de),  86,  91,  a35,  237, 

362,  37b,  376,  377,  379,  38o,  382, 
507,  5o8 , 5og , 5n,  636 , 646 , 704, 
760 , 761,  753 , 869 , 980,  981, 1087, 
1088 , 1201,  1208. 

Charmes  en  brins  (Plantation  de),  382. 

Charmeton  , sc. , 312  , 448 , 5gi,  710. 

Charmille  ( Arrosage  de) , 763. 

( Esserpillage  de) , 671,  1228. 

(Plants  de),  75, 78, 80, 229, 5oi, 

5io,  521,  523,  532,  54o,  647, 653, 
780,  989,  n53,  1208. 

(Plants  de  grande),  75, 210,  222, 

223,  237,  268,  366,  374,  376,  377, 
4g8,  5oi,  635,  750,  761,  869,  984. 

(Plants  de  petite),  635,  647. 

(Remplacement  de),  665,  756. 

(Tonte  de),  235. 

(Transport  de),  78,  80,  87,  376, 

4i8,  5oo,  635,  636,  760,  752, 876, 
n53,  1200,  1208,  i24i. 
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Charmille  arrêtée  par  le  haut,  576,  635. 

de  graine  (Plants  de),  5o3,  63g. 

de  marque  (Plantsde),  38i,  ia4i. 

en  motte  (Plants  de),  75,  76,  78, 

79, 80, 87,  319,  330,  ss3, 334, s44, 
366,  .877,  38o,  38s,  497,  4g8,  499, 
5o8,  5og,  5 1 1 , 635,  646,  750,  869, 
876,  980, 981,  984, 985, 1087, 1088, 
10g5,  1301,  1308. 

en  palissade,  75,  79,  180,  319, 

333,  223,  334,  235,  339,  2 3o,s3l, 
463,  607,  646,  647,  877,  g84. 

en  pépinière,  75,  77,  219,  231, 

497,  4g8,  635,  636,  637,  647,  'jbo , 
751,  762,  869,  871,  980,  981,  1087, 
1088,  1300,  1301. 

enterrée,  762,  871. 

Charpentier  (Louis),  maç.,  1000. 

garde  des  avenues  du  parc  de  Vin- 

cenues,  n34,  mba,  1243. 

garde  de  la  Prévôté  de  l’Hôtel , 484, 

621,  j3j,  854,  12.39. 

jard. , 606,  722 , 84 1 , g4g,  1061, 

1169. 

Charrettes  (Fourniture  de),  1102. 
Chartier  , employé  aux  travaux  de  la  ri- 
vière d’Eure,  4 10. 

(Le  sr),  tuteur  des  enfants  de 

François  Le  Roux  de  la  Tour,  1,  ^58. 
Chartrainvilliers  (Plaine  de),  633. 
Chartres,  arpentages  et  cartes  de  travaux, 
801. 

(Évêque de),  293,  394, 354, 748, 

978- 

séminaire  du  Grand  Beaulieu,  202, 

293,  35o,  354, 748. 

Chartreuse  (Port  de  la),  io5g. 

Charuel  (Dimanche),  couv.,  i5i,  211, 
3g3. 

(Gilles),  couv.,  5is,  5s8,  648, 

655,  661,  715, 753,  763,  771,  776, 
781,  824,  835,  844,  847,  879,  886, 
890,  894,  935,  943,  952,  968,  991, 
997,  ioo3,  io45,  io54,  io64, 1068, 
1097,  no4, 1108,  1 1 1 3 , 11 54,  n64, 
1169,1173,1180, 1209,1216, 1219, 

1223. 

Chasse  (Bateaux  des  étangs  pour  la),  33, 
37,  238,  243,  321,  409,  46o,  53o, 
778,  790,  889,  907,  1060,  no4. 

(Ouverture  de  porte  à Conflans 

pour  la  commodité  de  la),  742. 

(Routes  pour  la  commodité  de  la), 

749,  8 1 5 , 816,  899. 


Chasse  (Tableaux  de),  io35. 

Chassenan  ou  Chassevent  (Bernard),  ter., 
784,  894,  898,  ioo5,  1008,1112, 
lll5,  1221,  1225. 

Chasses  (Dégâts  et  non-jouissances  cau- 
sés par  les),  748. 

du  Roi,  no4. 

Chasseurs,  groupes  de  Coustou,  963, 
1072  , 1073,  n84,  n85. 

Châssis  de  croisées,  1119, 1229. 

imprimés  de  jaune  à huile,  962. 

d’hiver  pour  les  appartements  de 

Versailles,  25,  27,  i64,  309,  444, 
587,  706,  825,  g36,  io46,  n54. 

de  tableaux,  826. 

pour  le  transport  de  statues  de 

marbre,  847. 

Chastelin,  maç.  et  paveur,  110,111,  265, 
257,  399,  4oi,  536,  538. 

Chastenay  (Claude),  tailleur  de  pierres, 
ioo5. 

(Jean),  jard.,  364. 

Chastenet  (Pierre),  ter.,  893,  1006, 
1113,  1221. 

men.,  896. 

Chastillon  (Jacques-Philippe  Boisseau  , 
dit),  jard.  à Fontainebleau,  i33,  i35, 
i3g,  203,  280, 281,  282,  287,  348, 
424,  426, 427,  43i,  4g2,  564, 565, 
573,  63 1 , 691,  693,  698,  745,  8o5, 
806,  813,  863,  920,  921,  937,  976, 
1028,1029,1038,  io85,n33,ii34, 
n43,  1197,  1344,  1245. 

Chasubles  (Fourniture  de),  967. 

Chat  tigre  pour  la  Ménagerie,  817,  866, 
867,  n43,  1197. 

Châtaigneraies,  435,  496,  496,  574, 
633,  748,  812,  863 , 928 , 939 , 976, 
979, 1 i44, 1198. 

Châtaignes  (Semis  de),  753,  870,  871, 
980,  1087,  1201. 

Châtaignier  (Baliveaux  de),  162. 

(Cépées  de),  86,  91,  235,  237, 

362,  375,  376,  377,  382,  609,  5n, 
5i2,  647,  878,  1208. 

(Echalas  en  bois  de),  387. 

(Echelles  en  bois  de),  97. 

Châtaigniers  (Pépinières de),  753,  870, 
871,  983. 

(Perches  et  plant  de),  24,  75,  86, 

89, 91,  97,  163,219,  3o6, 3i6, 376, 
38i,  391,  4o4,  4og,  54i,  647,  664, 
879,  983,  990,  1053,1094,  1102, 
1202, 1215. 
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Châtaigniers  (Pépinières  de)  de  Marly, 
86,  235,  237,  362,  376,  376,  377, 
38 1 , 382,  509,  5n,  5i3,  642,  647, 
748,  818, 878,  1208. 

Chdteaufort(  Rigoles  de),  3 1 , 32, 33,173. 
Châteauvert  (Etienne),  scieur,  392. 
Châtelain,  marchand,  468. 

ChAtillon  (Louis  de),  gr.,  485. 

Chatou  (Digue  de),  100,  101,  247,  626, 
658, 1107. 

(Paroisse  de  Notre-Dame  à),  i4i, 

i54,  20.3,  212. 

(Pont  de),  816. 

(Seigneurie  de),  700, 747, 749, 978. 

(Terroir  de),  700,  747,  748, 749, 

816,  978. 

Chaume  (Couvertures  en),  36,  84,  92, 
n5,  172,  177,  256,  3o8,  317,  371, 
4oi,  537,  586,  755,  824,  844,  g43, 
991,  1002, io45,  1055,1097,  1909- 
Chaumont-la-lour-au-Bègue  (Terre  et  sei- 
gneurie de),  748,  8i5. 

Chaussée  (Digue  de  i’ile  de  la),  102, 248, 
774, 888. 

(Ile  de  la),  816,  888. 

Chausset,  marchand  de  marbres,  295, 
35o,  356,  8 1 4 , 865,  979. 

Chausson,  marbrier,  11,  20,  29,  66. 
Chauveau  ou  Chauvot  (Claude ) , ser. , 5 1 4, 
765,  880. 

Chauvin,  men.,  789,  101 3,  1229. 

père  et  fils,  marchands,  io5g. 

Chaux  (Fourniture  de),  101,  178,  247, 
390, 3g 1 , 626,  597,  609,  658,  65g, 
774,  888, 891,  1000, 1107,  1218. 
Chaville , allée  au-dessus  de  l’étang  de  la 
Corvée,  4og. 

allée  de  la  Berlisette,  112,  54i. 

allée  nouvelle  du  parc,  112,  125. 

allée  royale,  221,  54i , 671. 

aqueducs  et  grandes  rigoles,  265, 

671,  788 , 902. 

basse-cour,  793. 

château,  356, 559,790,791,793, 

904,  907,  ioi3,  1118,  1119,  1120, 
1209, 1227, 1228, 1229, 1230, 1250. 

cours  et  avant-cour,  119, 120, 264, 

4o8,  547,  678,793, 907,1016, 1121, 
1232. 

couvertures  d’ardoise  et  de  tuile, 

542 , 789. 

(Démolitions à),  18, 69, 160,  3o3 , 

3o4,  437. 

étangs,  541,671,788, 1118, 123o. 


Chaville,  fontaines,  19,  116,  a65,  4og, 
547,  679,  1121,  ia3i. 

galerie  de  tableaux,  28, 117, 166, 

3i  1,  363. 

glacière,  n3, 119, 267,  258, 260, 

402,  54o,  793,  902,  1122,  1232. 

— jardins,  25g,  264,  4o3,  4o8, 54o, 

547,  548,  671,  678,  788,  793,  906, 
907, 1016, liai,  1228, 1231. 

logement  des  garçons  du  jardinier, 

1 15. 

maison  du  jardinier,  53g. 

moulins,  4o8. 

— — orangerie,  3o3,  4o5,  54a,  548, 
673, 674, 678,790, 793, 906,1016, 
liai, 1229, ia3i. 

ouvriers,  794,  907,  1017,  1122, 

ia3a. 

parc,  76,  77,  80,  112,  n3,  116, 

117,  119,  120,  220,  221,  222 ,223, 
224,  263,  264,  265,  366,  367,  36g, 

403,  4o8,  498,  499,  54i,  548,  635, 
679,750, 753, 788, 793,906, 1012, 
1016, 1037,  1121,  ia3i. 

parc  (Jardins  du  petit),  119. 

parc  d’Ursine,  119,  a63,  a65, 

4og , 547,  679, 793 , 906,1016,1121, 
ia3i. 

pavillon  de  la  Berlizette,  788. 

plans,  122. 

plants  d’arbres  ,409. 

porte  de  Viroflay,  io3o. 

portes  du  château,  548. 

puisards,  902. 

réservoir,  1118. 

(Travaux  à),  11 4, 11 5,  116,  117, 

120,  167, 260, 261,  262, a63,  4o3, 
4o4, 4o5, 4o6,  4io,  54a  , 543,  670, 
673,  702,  go3,  go4. 

Crédeville  (Germain),  jard.,  74,  218, 
364, 497,  634,74g,  868, 979,1087, 
1200. 

(La  veuve),  jard.,  364. 

voit.,  5og. 

Cheminées  (Feux  de),  3o,  36. 

(Machines  pour  empêcher  la  fumée 

dans  les),  a3,  161,  3o6,  374,  44i, 
549,685, 703, 82i,933,io43,ii52. 

(Ramonages  et  visites  de),  3o, 

3i, 36,  5o, 84,  g5,  108, 120,  168, 
175,  191,  227,  a4a,  262,  3 1 4 , 3 1 9 , 
339, 372,  386,  397,  4og, 419, 45 1, 
459,  482,  5o4,  619,  53i,  534,  548, 
54g , 5g4 , 602 ,621,  64o,  654,664, 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

711,  712, 719 , 736, 767, 758,770, 
784,  793,  83i,  838,  854,  874,  885, 
892,  899,  907,  940,  9 46 , 966, 986, 
996,  ioo3 , 1009  , 1016, 1017,  io5i, 
io58, 1077, 1092,1103,1111,1116, 
1122 , 1 i5g , 1167, 1 187, iao5 , 1 216, 
1220,  1224,  ia3i. 

Cheminées,  en  bois  sculpté,  570,  571, 
601,  696. 

avec  ornements  et  moulures  de 

bronze  doré,  35 , 3 1 9 , 48o,  48 1,  546, 
672,  5gi,  619,  65o,  677,  710,735. 

de  marbre,  18,  19,  36,  4g,  5o, 

i55,  i56,  15g,  190,  191, ig3, 3oi, 
3oa,  3o4,  3o5 , 338, 339,  449,  48i, 
618,  546,  576,  5g3,  620,  677,  767, 
883,  917,  995,  1121,  n58,  ia5o. 
Chêne  (Baraques  de  bois  de),  677. 

(Cépées  de),  a35,  a36,  375 , 376, 

377,  38o,  4g8,  5io,  5n,  760. 

(Colonnes  de) , 998,  1102. 

(Courbes  de  bois  de),  102,  106  , 

a48 , 658 , 660,  776. 

(Dosses  de),  120,  io55. 

(Echalasde),  g85,  1102,  no4. 

(Madriers  de),  1001,  n54 ,1218. 

(Parquet  de),  983. 

(Perches  de) , 76 , 5i 2 , g34. 

(Pièce  de  bois  de),  1001. 

(Pieux de) , i63. 

..  (Planches  de),  26 , i63 , 3ai,  468, 
660,  g36, 943,  io55 , n65. 

(Plants  de),  635,  647,  671,  762. 

(Poteaux  de),  91,  1001. 

(Poutres  de),  i63. 

(Solives  de),  627, 1001. 

(Tambours  de) , 775,  776,778. 

de  18  pieds  de  long  pour  arbre  de 

roue,  1001. 

Chènevières,  634. 

Chenu  (Bertrand),  curé  de  Bougival, 
ao3. 

(Bertrand),  neveu  et  exécuteur 

testamentaire  du  curé  de  Bougival, 
203. 

Cheré,  maître  des  Comptes,  propriétaire 
de  moulins,  i5 , 68. 

Chéret,  vitr.,  39,182,  328,467,608, 
726,  844,  952,  1066,  1174. 
Chéridon,  officier  du  roi  d’Angleterre, 
629,743,  861,  1082,  1193. 

Chéron  (M'1Ic)  , p. , de  l’Académie  de  pein- 
ture, 687,  801,  1021,  1023,  1233. 
Cherté  des  crayons  de  dessin,  839. 
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Chesnay  ( Aqueduc  du) , pour  amener  les 
eaux  bonnes  à boire  à Versailles,  294, 
355,  4ig. 

(Etangs  du),  419. 

(Fermier  de  l’église  du),  743. 

(Paroisse  du) , 8i4,  866. 

(Pépinière  nouvelleau),  223, 367, 

743 , 1202. 

(Réservoir  du),  454,  888. 

(Seigneurie  du),  81 4. 

Chesne  (Joseph),  charp.,  4 1 , 181,  325, 
465,  56o,  607,  724,  843,  960, 
io63,  1172. 

Chesnot,  employé,  178. 

Chevalier  (Denis),  carrier,  107,  38 1 . 

(Louis) , men. , 9,  63,  81,  i64, 

226,  3o8,  706,  8a4,  871. 

(Louis),  jard.,  1118. 

(Nicolas),  inspecteur  à Marly  et  à 

Noisv,  686,  799,  gi3,  1021,1128, 
1238. 

— — grav. , 3i3,  83i. 

Chevallier  (Antoine),  jard.,  n3,  11 4, 
118,  218,  258,  25g,  2 64, 364, 4o3, 
407,  54o,  547,  635,  671,  678,  761, 
792,  902,  906,  1012,  ioi5,  1121, 
1227,  123l. 

Chevaudeau  (Chantier  de),  978. 

Chevaux  (Achat  de),  37, 106, 178 , 179  , 
4ig,  46o,  6o4,  720,  1129. 

(Indemnité  pour  perle  de),  61, 

129,  178,  56o,  661,  679,  720, 917, 
948. 

(Louage  de),  420 , 679 , 917. 

de  marbre,  622 , 620 , 622 , 885  , 

994- 

de  selle,  948. 

de  somme,  664,  878 , 916,  io34. 

marins,  en  plomb,  189,  337. 

en  plâtre , 233. 

Cheveny  (Claude),  jard. , 730,  847. 

Cheverd,  receveur  du  domaine  de  Mont- 
fort,  5g8. 

Chevillard  (Jean),  fontainier  à Vin- 
cennes,  853, 1027,  n33, 1189, 12  43. 
(Jean-François),  garçon  fontai- 
nier, 7 42, 793, 860, 906, 974,1016, 
io83,  1121,  1194,  1231. 

(Julien) , fontainier,  49,118,1 19, 

130,  i5o,  210,  263,  264,  279,  34o, 
346,  4o8 , 4io, 422,  483, 54i,  546, 
564,  622, 628,  671,  678,  692,742, 
792 , 8o5 , 860,  906 , 9191  9^8 1 97^’ 
1016, io83,  1121,  1194,  1231. 
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Chevillard  (Louis-François),  garçon fon- 
tainicr,  679. 

boucher  à Meudon,  4o4,  4og. 

Cheviiies  de  fer,  34,  173,  776,  890. 

barbues,  629 , 889.  . 

Chevreau  (Martin),  ter.,  83. 

Chèvrefeuilles  (Achat  de) , 218 , 497. 

en  boule,  868. 

en  palissade,  364,  868. 

Chèvreloup  (Plaine  de),  171,  597. 

(Réservoir  de),  37. 

Chèvres  de  la  Tliébaïde,  297,  357,  573, 
817,  867. 

pour  la  Ménagerie,  11 44,  n45, 

H97,  1199. 

Chevreuse  (Pierre  de  meulière  de),  648. 

Chevreuse,  charp.,443. 

Chevriau  ( Martin  ) , maç.  ,81. 

Chevrons  (Fourniture  et  sciage  de),  237, 
248 , 549 , 687,  778. 

Chiffres  sculptés,  612. 

Chimie  (Cours  de)  au  Jardin  royal, 
55,  198,  216,  345,  488,  625,  740, 
858,  971,  1192. 

Chine  (Encre  de),  557,  667,  729,1216. 

Chirest,  élève  de  l’Académie  de  peinture 
et  sculpture,  1192. 

Chirurgie  (Démonstrations  de)  au  Jardin 
royal,  55,  1191. 

Choisy  (Château  de),  112,  261. 

(Le  fontainier  de),  119,  i4i,  2o3, 

289,  35o,  433,  4g3,  573,  63i. 

Choisy-aux-Bœufs , près  Vei’sailles  (Pa- 
roisse Saint-Pierre  à) , 294,  354. 

(Le  prieuré  de),  i4o,  202,  288, 

293,  35o, 354. 

(Territoire  de),  868,  978. 

Cbolny,  — lisez  Choulny. 

Chômage  de  moulins,  i5. 

Ciiofinel,  batelier,  483. 

Choquart  (Pierre),  ser. , 147,  157,  i65, 
207. 

Choulier  (Pierre),  doreur,  116,  24i, 
262,  4o6,  447,  544,  590,  708,  791, 
826,  827,  905,  ioi4. 

Choulny  ou  Cholny,  jard.,  498 , 869 , 981. 

Chrestien  (Charles),  voit.,  75. 

Chrétien,  boisselier,  696. 

Christophe  , voit. , 1111. 

jeune,  vidangeur,  5o,  854. 

Chuppin  , dessinateur,  employé  aux  plans, 
37,  124,  127,  178,  269,  273,  322, 
4i3 , 417. 

contrôleur  à Chambord,  538 , 553, 


680,787,  797,  901,  911,1011,1017, 
1117,  1126,  1225,  1234. 

Cigogne  pour  la  Ménagerie,  867. 

Ciment  (Ouvrages  et  fournitures  de) , 2 3, 
32,  36,  101,162,  170,  183,212, 
225,  229,  24o,  247,  299,  36i,  374, 
3g1,  453,  5o5 , 526,  596,  713,  760, 
772,  774,  833,  872, 876,  891,  933, 
987,  1094,  1107,  1161,  1218. 
Cimetière  de  Marly-le-Bourg  (Translation 
du),  816, 878. 

Cire  d’Espagne,  46i,  6o4,  720,  839, 
962,  953,  io64,  1173. 

jaune  (Fourniture  de),  344. 

jaune  et  blanche  (Flambeaux  de), 

3?. 

Cires  de  statues,  48 , 882. 

(Réparations  de),  479. 

Ciron  (François),  p.,  117,  262,  4o6, 
io48, 1176. 

(Louis),  p.,  5i6,  65 1 , 766,  ioi4, 

n4o,  1 2 5i . 

Ciseaux  (Fourniture  de),  387,  874. 

en  bec-de-corbin,  97,  223,  370, 

387. 

Civette  pour  la  Ménagerie,  867. 

Civières  (Fourniture  de),  io5. 

Clagny  : abreuvoir  de  l’étang,  714. 

avenue  et  chaussée,  3i5,  355. 

454. 

château,  34,  2o3. 

écurie  (Grande),  i42,  i5o,  172, 

210. 

étang,  3i5 , 355,  454,  'joU. 

glacières,  24,  73,  162,  i63, 3o8, 

443,  586,  705,  823,  824,  io45, 
10Ô2,  1161. 

nouveaux  moulins,  292,  353. 

Clapets  et  porte-clapets,  io3 , 24g,  392 , 
627,  662 , 776,776, 889, 1001, 1002, 
1108,  1109, 

Classe  (Les  héritiers  du  sr),  men. , 

444. 

Clavelon  (Pierre),  scieur  de  long,  888, 
1001. 

Clayonnage  ou  clionnage,  n3,  259. 
Clayons  et  clayes,  664. 

Clefs  de  grilles  gravées,  3i3,  321. 
Clément,  maç.,  i46,  207. 

(La  dame),  prop. , 57,  347,  974. 

Cléopâtre , slat.  d’après  l’antique,  117, 
3o5, 48i. 

Cléramboust,  portier  de  la  porte  du  grand 
parterre  à Saint-Germain,  i3i,  280, 


424,  563, 64i,  769,876,986,1093, 
1206. 

Clergeon,  marchand  de  bois,  248. 

Clerget,  voit.,  586. 

Clerx,  banquier,  56,  io3,  199,  248, 
346,  392,  48g,  528,  661,  775,  889. 

Clinchant  (Pierre),  garde-clefs  du  palais 
des  Tuileries,  concierge  de  la  salle  des 
Comédies,  72,  217,  297,  358,  565, 
692,  8o4,  919,  1027,  n34,  1244. 

Cliquet  (René),  jard.,  497. 

Cloche  de  Fontainebleau,  856. 

fêlée  (Vente  de),  1162. 

Cloches  (Accord  de),  299,  36i,  435, 
496,  574,  632. 

(Fonte  de),  897,  965,  1009. 

de  verre,  36,  54,  246,  5ig,  521, 

64o,  713,  874,  884,  942,  g85. 

Closeaux  (Pré  de) , 3 16. 

Cloüd  (Jean),  jard.,  497. 

(Philippe),  jard.,  218,  497. 

Clous  (Fourniture  de),  34,84,  g4,  io4, 
169,  173,  24i,  242,  317,  372, 385, 
387,  445,  457,  619,  696,  5gg,  600, 
653,  716,  717,  766,  777,  836,  873, 
883,  g44,  995,  ioo4,  1047,  1092, 
1102,1109,1110, 1160,1206, 121 5, 
1219. 

à calfeutrer,  io4,  249,  529. 

à pistons,  25o,  392,  393,  3g5, 

628,  53o,  53i,  661,  776,  776,  889. 

d’or,  33g. 

de  vannes,  io4,  249,  394,  529. 

do  Liège,  392,  3g3,  3g5,  628, 

53o,  53i,  661,  775,  776,  889,  890. 

Clovis,  méd.,  613,728. 

Cluseaux  (Faisanderie  de),  317. 

Cluses  (La  veuve  de  François)  .tailleur  de 
pierre,  56o. 

Cochois  ou  Le  Cochois  (Pierre),  inspec- 
teur des  cygnes,  78,  128,  222,  276, 
368,  4i8 , 5oo, 558. 

Cochu,  contrôleur  à la  Machine,  126, 
267,411,419,  55 1,  559,  56i,  682, 
795,  800,  909,  914,  1019,  1022, 
1125,  1128, 1236,  1238. 

Cognées  de  charpentier,  3g4,  1111. 

pour  la  glace,  176. 

Cohé  (Chantier  du),  633. 

Coignières  (Aqueduc,  rigoles  et  travaux 
de  la  plaine  de),  38,  179,  327,  434, 
462, 4g4, 605,721,  84o,  g48,io54. 

Coisevaux  ou  Coysevox  (Antoine),  sc., 
52, 137, 188,  195,  274,  284,  33o, 


33i,  336,  343,  385,  4ag,  471,  487, 
517,  568,  611,  6g4,  727,  734,  737, 
809,  846,  85i,  923,  931,  g56,  963, 
969,  1021,  io32, 1066, 1071,  1073, 
1080,1127, 1137, 11 46, 11 83, 11 85, 
1248. 

Colignon  ( Guillaume  ) , charron  ,79,222, 
370,  5oi,  637. 

Collège  de  Cambrai,  7,  62,  288,  34g, 
433,  4g3,  573,  63i,  698,  745,  8i3 , 
864,  928,  976,1039,1085,1144, 
“99- 

royal  de  France , 7,  62 , i38 , 285, 

288,  34g,  433,  4g3,  669,  573,  63i, 
695,  699,  745,  810,  8i3,  864,924, 
928,  977,  io33,  io3g,  io85,  1137, 
n45,  1199 , 1349. 

Collet  (Do11c),  élève  de  l’Académie  de 
peinture,  680 , 741. 

Collier  de  l’ordre  du  Saint-Esprit  sur  des 
contre-cœurs  de  bronze,  1120. 
Colliette  (Jean-Baptiste),  curé  de  Lou- 
veciennes,  2o4. 

Collin  (Martin) , maç. , 1122,  1232. 
Collin,  paveur,  3,  69, 

Collinot (Pierre ),  jard.,  3,8,69, 63,  r]h. 
Collinot  de  Joinville  ( Le  sr) , tuteur  des 
enfants  mineurs  de  Pierre  Collinot  , 74. 
Collombelle , p. , 676,  962. 

CoLLOT,ter.,  1228. 

Colonnes,  5i8,  692, 763. 

torses,  1177. 

de  brèche  violette,  1186. 

debronze, 9O0 , 1073, 1074, 1180, 

1186. 

de  chêne,  998,  1102. 

de  marbre,  582,  979. 

d’ordre  corinthien , 611. 

Colson  (Jean),  voit.,  878. 

Commines  ou  Comminet,  marchand  d’or 
filé,  624 , 739 , 856, 969 , 1076,1080, 
1189. 

Compagne  de  Diane,  stat. , 479 , 619. 
Compas  (Fourniture  de),  484. 

(Grand)  avec  verge  et  points  brisés 

484. 

Compiègne  (Château  de),  39,  182,  327, 
328,  420,  467,  468,  608,  725,726, 
844,  951, 952,  io65,  1174. 

dégâts  causés  par  la  tempête  du 

2 février  1701,  726. 

forêt,  3g,  1208. 

fossé  delà  forêt  (Ancien),  468. 

fossés  de  la  forêt,  327,  844. 
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Compïègne  .‘glacières,  39 ,182,328,468, 
608,  726,  844,  g52,  io65,  1174. 

jardins  et  terrasses,  3g , 182 , 328 , 

468,  608,  726,  844,  io65,  1174. 

magasin  de  planches  pour  réparer 

les  ponts  de  la  forêt,  743,  861,  974, 
io83,  1196. 

— ponts  de  la  forêt,  3g,  182,  277, 
296,  327,  357,  420,  467,  491,  608, 
629,  726,  743,  844,  952,  io65, 
io83,  1174,  1195. 

poteaux  indicateurs  dans  la  forêt , 

328. 

routes  et  fossés  de  la  forêt,  3g, 

128,  182,  277,  327,  328,  4i8,  468, 
55g,  608,  609,  726,  844,  861,  917, 
961,  1026,  io65,  1129,1130,  1173, 
1174,  1196. 

séjour  de  Louis  XIV,  296,  328, 

357. 

voyages  du  sieur  Crescent,  296, 

357,  420. 

voyages  du  sieur  Gabriel,  357. 

voyages  du  sieur  Lambert,  420. 

Comptes  anciens  des'Bâtiments,  274 , 4i2. 

des  Bâtiments  (Arrêt  de  correction 

des),  704. 

Conches  (Forges  de),  776. 

Conférences  de  l’Académie  d’architecture, 
56,  i36,  199,  284,  345,  429,  48g, 
568,  626,  6g4,  741,  808,  859,  923, 
972,  io3i,  1081,  n36,  1248. 
Confions,  83,  5o4. 

(Porte  nouvelle  de) , 50 , 200 , 340, 

4go,  742,  860,  973,  1082,  1193. 
Confions  Sainte -Honorine  (Logement  du 
Suisse  à),  56,  200,  346,  4go,  742, 
860,  973,  1082,  ng3. 

Congis  (Logement  du  marquis  de),  46, 
i86,335, 477,  616,732, 1070 , 1182. 
Coniac,  employé  à la  rivière  d’Eure,  4io. 
Conquêtes  du  Roi,  tableaux,  477. 

Conseil  d’État,  17,  18,  19,  167,  i58, 
169,  192,  193,  3oi,  3o2,  3o3,  3o6, 
438,  439,  576,  577,  701. 

Consoles  à porcelaines,  696. 

de  bois  sculpté,  3n,  696. 

de  bronze,  48o. 

de  marbre,  188,  n58,  n48. 

de  pierre,  117,  129,  4o5,  469, 

473,  828,  io48. 

dorées,  116,  85i. 

Constantin  (Louis),  journalier,  120. 
Contant  (Léonard),  voit,  par  eau,  602. 
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Contât,  portier  de  l’Observatoire,  125, 
272, 273,  277,  4i6,  421,  557,  56i. 

Conti  (La  princesse  de),  16. 

Contre-cœurs  de  cheminées,  34,  174, 
320,  457,  478,  48o, 600,  65i,  677, 
678, 700, 717,  719,  735,  792 ,794, 
836,  853,  855,  884,  937,  g45,  g64, 
101 5 , io36, io46, 1066 ,1098,1120, 
1122,  n55,  n65,  1216. 

Contreforts  de  soutènement  d’aqueduc, 
773. 

Contre-lattes,  4oo. 

Contrevents,  599,  ioi3. 

Contre-voûtes,  170,  3i5,  454. 

Coqdart  de  la  Motte,  intendant  et  or* 
donnaleur  des  Bâtiments,  i35,283, 
427,  43o,  558  , 567,  6g3 , 800 , 808 , 
913,  916,  917,  922,  1026,  io3o, 
n3i,  n35,  1242, 1247. 

Coquelourdes,  74. 

Coquillages  (Fourniture  de),  44g. 

Coquilles  d’huître  pour  rocailles  (Four- 
niture de),  619 , 1101. 

de  plomb,  7,  62,  189,337,  4o5, 

g65 , 1072. 

de  pierre,  1101. 

Coranson  (Thomas),  ter.,  io84. 

Corbeau  des  Indes,  n44,  1198. 

Corbeil  (Garde  des  cygnes  jusqu’à),  128, 
275, 368, 4i8. 

Corbeilles  de  fleurs  et  de  fruits  pour 
Marly,  990. 

d’osier  (Fourniture  de),  53i,  664. 

do  pierre  , 517. 

Corbeville  (Rigoles  et  grand  fossé  de), 
n46 , 1200. 

Corbier,  jard. , 635. 

Cordages  et  cordes,  79,  84,  g4,  io5, 
169, 24i,  25o,  276,  372,  385,  409, 
452,  5ig,  528,  648,  5g4,  64o,  652, 
756,  768,  777,  855,  873,  883,  891, 
967,  gg5,  ioo3,  1059,  1080,  1092, 
1102,1110,1139,1168,1180,1205. 
1213, 1220. 

(Vente  de  vieux) , 821,  891. 

et  cordes  goudronnés  (Vieux)  pour 

calfater,  io5,  25o,  3g3,  528,  663, 
891,  892,  1002,  1009, 1110. 

Cordelette  (Louis),  vannier,  77,  221, 
367,  4gg, 637, 752, 981, 1088, 1202. 

Cordes  à puits,  372 

Cordier,  sc. , 1072. 

Cordon  de  vigne  en  sculpture  dans  l’église 
des  Invalides,  471. 


1288 


COMPTES  DES  BATIMENTS  DU  ROI. 


Cordon  de  marbre,  167. 

Coridoux,  ter.,  536. 

Cormier  (Fourniture  de),  102,  io3. 

Cormiers  (Pâtures  des),  7^7. 

Corneille  aîné  (Michel),  p.,  6,  54,  61, 
197,  276,  344,  555,  684,  733,  845, 
85o,  915,  955,  962,  1023,  1066, 
1080,  1126,  1176,  1237. 

Corneille  jeune  (Jean-Baptiste),  p.,  61. 

Cornet,  avocat  au  Parlement,  3oi. 

Cornical,  élève  peintre,  267,  4n,  489, 
553. 

Corniches,  763. 

sculptées  et  dorées,  407,  448 , 44g, 

472,  478,  545,  546,  5go,  5gi,  676, 
709,  792,  io48,  1157,  n58. 

Cornu,  marchand,  883. 

sc.,  545,  677. 

Cornuel  (La  dame) , prop. , 67,  200,  346, 
490,  628,  742 , 977. 

Corvée  (Claude),  chaufournier,  3g  1. 

Cosette  ou  Cozette,  commis  à la  Surin- 
tendance des  Bâtiments,  271,  4i5. 

Cosset  (Claude),  vitr. , 82,  227,  371, 
503,639,755,873 , 984, 1090, 1204. 

Cossette  (Paul),  vitr.,  io5,  249,  629, 
777,  891,  1002,  1109,  1219. 

(Pierre),  vitr.,  662. 

Cossiot  (Jean),  p.,  734,  85i. 

Cosson  (Jean),  jard.,  382. 

Coste  (Noël),  mat.,  4i,  181,  326, 
465,  56o,  607,  724,  843,  913, 951, 
io63,  1172. 

jard.  fleuriste,  218. 

Coton  (Fourniture  de),  521. 

Cotrets  (Fourniture  de),  56,  199,  345. 

Cottart  (Pierre),  arch.,  128,  273,  417 , 
558 , 56i, 801,  gi5. 

Cotté  (Noël),  mat.  du  canal  de  Ver- 
sailles, 688. 

Cottin  (François),  curé  de  Marly,  202. 

Coudrat,  apprenti  sculpteur  aux  Gobe- 
lins,  342. 

sc.,  274. 

Coudre  (Ecurio  des  gardes  du  corps  à la), 
396,  532,  533. 

Couleurs  (Fourniture  de),  37, 178,  5i6, 
557,  6o4,  623,  720,  1071,  1189, 
1212,  1216. 

Coulomeier  (Jean) , voit.,  75. 

Coulon  (Antoine),  dit  des  Roziers,  voleur 
de  trophées  de  bronze,  56o. 

(Daniel) , propriétaire  de  forges  en 

Champagne,  176,  291,  297,  320, 


352,  358,  45o,  598,  8i3,  8i4,  864, 
865. 

Coulon  (Emond),  grand-maitre  des  eaux 
et  forêts  de  Lorraine,  207. 

Coulqui,  oiseau,  673,  867. 

Coupe-gorge  (Rigole  de),  715. 

Couplet,  concierge  de  l’Observatoire,  191, 
268,  34o,  34i,  4n,  427,  482,  566, 
621,  683,  689,737,  8o5,  921,1028, 
n34,  1243. 

Cour  des  Aides,  17,  192. 

Courbes  de  bois  de  chêne,  102,106, 248, 
658 , 660,  661,  776. 

et  courbillons  de  la  machine  de 

Seine,  248,  3g2,  661,  775, 1108. 

Courcelles  (Simon),  garde-meuble  du 
château  de  Fontainebleau,  2 55,  399, 
535,  668,  784,  898, 921,  922,1008, 
io3o , in5 , n35,  1225. 

Courché  ( Jean  ) , marchand , 1102, 1 2 1 5. 

Cour  gueux  (Bois  de),  788. 

Couronnes  dauphines  surmontant  des 
grilles,  261. 

Cours-la-Reine , 17,  76,  77,  33i,  367, 
499 , 558 , 579 , 635,  702 , 760 , n5o. 

(Ile  des  Cygnes  devant  le),  78, 81. 

magasin  des  marbres,  57,  34i. 

port,  34i. 

porte  du  côté  de  Chaillot,  123, 

277,  426,  564,  683,  689,  8o3,  918, 
n3i,  1245. 

porte  du  côté  des  Tuileries,  123, 

277,  426,  664,  683,  689,  8o3,  918, 
n3i,  1245. 

porte  (Nouvelle),  734,  852,  963. 

quinconces,  128. 

Coürtin  (Jardin  du  sieur), près  Meudon, 

1 121. 

COURTONNE  , maç. , 454,596. 

Courville  (Paroisse  de),  748. 

Coustance  (Guillaume),  ter.,  377. 

Coustillter  (Pierre  et  François),  jard., 
56,  1 33 , 200,  278,  346,  423,  463, 
490,  661,  563,  6o5,  628,  64i,  684, 
688,  742,  758, 797,  861,  874,  910, 
gi3,  973,  986,  1020,  1082,  1093, 
1125,  1129,  1195,  1206,  1236. 

Coüstillié  (La  veuve),  563. 

Coustou  (Nicolas),  sc.,  188,  33o,  336, 
471,  473,  478,  517,  611,  618,  709, 
727,  809,  846,  862,  882, 911,  923, 
g55,  963,  966,  969,  1021,  1032, 
1066,  1072,1073, 1080, 1081, 1101, 
1127,  1137,  1 1 84 , 1237,  1248. 


Coustou  trésorier  par  intérim  de  l’Acadé- 
mie de  peinture,  1192. 

( Guillaume ),  élève  sc.,  267,  4 11, 

563,  1127. 

Cousturier  (Martin),  maç.,  888. 

Coutil  (Fourniture  de),  243,  a5i,  387, 
3g4 , 778, 83i,  874, 892,  ioo4,  mi, 
1220. 

C outurie  n , fontainier , 70,109,133,215, 
254,  280,  3g8,  4a4,  4a5,  4g4,  535, 
565,  63a,  668,  691,  746,  783, 806, 
864,  898,  920,  977,  1008,  1029, 

1086, 1115,1134,1198,1224,1245. 

Couvidoux,  habitant  de  Blois,  11 49. 

Coypel  père  (Noël),  p.,  12,  47,  66, 
125,  136,270,  284,  294,  355,  4n, 
429,  655,  568,  682,  6g4,  733,  797, 
808, 845, 85o, 911,  923, 954,  1020, 
1023, io3i, 1066,  1126,1136, 1176, 
1237, 1248. 

Coypel  fils  (Antoine),  p. , i4i,  i5o, 
187, 188,  2o3,  210,  478,  555,  676, 
684, 791,827,  85i,  gi5,  1126,  n83, 
1237. 

Coysevox.  — Voy.  Coisevox. 

Cozette,  concierge  des  Gobelins,  53, 
197,  342, 487,  624,  739,  867, 970, 
1079,  1190,  123g. 

Cramoisi  (Laines  teinte  en),  54. 

Cramoisy  (La  veuve  Mabre),  imprimeur, 
438. 

Crapaudines  de  fer  fondu,  776,  892. 

Crasses  provenant  de  la  statue  de  la  place 
Vendôme,  676. 

Crayons  à dessin  (Cherté  des),  83g. 

dedessin  (Fourniture  de),  37, 178, 

4i8,  557,  558,  6o4,  623,  667,  720, 
800,916,  1024, 1129,  1216,  1239. 

Créant  (Jean  et  Guillaume),  inspecteurs 
à Saint-Germain  et  à Marly,  122, 270, 
274,  4i4,  652,  682, 758,  796,  911, 
1020,  1126,  1236. 

Crédences  d’autels  (Modèles  de),  968. 

Crescent  ou  Cressent,  contrôleur  à Mon- 
ceaux, à Saint-Germain  et  à Paris, 
121,  177,  178,  266,  277,296,357, 
4i5,  420,462,  55o,683,  719,  796, 
910,  947,  1019, 1060, 1125, 1168, 
1236. 

Cressy  (Le  comte  de),  prop.,  370,  860. 

Creusets  (Fourniture  de),  44o,  53o. 

Creux  de  plâtre,  5o,  735,  1073. 

Crics  (Fourniture et  réparation  de),  3g5, 
529 , 826. 


Cristophe,  p. , 961. 

Crochet  (Moulin),  i5,  69. 

Crochets  (Fourniture  de),  61  U. 

de  treillages , n65. 

pour  fixer  la  rocaille , 5o5,  61 4. 

Crocodile  pour  la  Ménagerie,  867. 
Crocoison  , jard.,  730. 

Crocquoison  (Jacques),  maç.,  454,  696, 
701,  713, 833, 932,94i,io53,i 16a. 
Crocs  (Fourniture  de),  46o. 

pour  la  glace,  176. 

Croissants,  106 , 387. 

de  bronze  doré,  166. 

de  laiton,  795. 

pour  ébourgeonner  les  arbres,  87, 

76a. 

Croissy  (Digue  de) , 100 , 5a 6 , 658 , 1107, 
1108 , 1109 , 1217. 

(Ile  de),  100, 101,  io4 , 890, 5a5. 

Croissy-la-Garenne  (Paroisse  de),  i4o, 
aoa,  349,  43a,  572,  63 1 , 698, 745, 
812,  863,  927,  976,  io85,  n43, 
ii97- 

(Le  curé  de),  i4o,  202,  287, 

349,432,492,  572,631,698,745, 
812,  863,  927,  976,  io38,  io85, 
n43,  1197. 

Croix  d’argent  donnée  à l’église  de  Stras- 
bourg, 483. 

de  pierre,  1101. 

CROix(Jean) , scieurdelong,  1108 , 1218 . 
Croix  ( De  la  ) , receveur  général  des  fi- 
nances de  Moulins,  20. 

Croix-du-Tiroir  (Fontaine  de  la),  i3G, 
a83,  429,568,694,808,922,1031, 
n36,  ia48. 

Crose,  marchand  de  toile,  3o. 

Crosnier  (Guillaume),  ter.,  379. 

(Jean),  habitant  de  Luciennes,  663. 

(Michel),  carrier,  101,  247,  3go. 

(Robert),  garde  du  globe  céleste 

de  Marly,  ia38. 

marchand  de  fer,  173,  626,  865, 

965. 

vigneron  à Luciennes,  647. 

Crost,  marchand  de  toiles  cirées,  3 1 3. 
Crottin  de  mouton,  79,  223,  4oa,64i, 
1227. 

Croupons  de  cuir  tanné,  io3. 

Crouy  (Bois  de).  — Voy.  Vaux  d’Écrouy 
( Bois  de). 
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Cucgy  (Dominique),  ébéniste  fondeur, 
16,  17,  48,  82,  137, a53,  a84,  429, 
436,  496,  568,  633,  6g4,  699,746, 
809,  817,  866,923,929, 979,1032, 
io3g,  1086,  1137. 

Cuillers  (Fourniture  de),  106. 

Cuir  de  bœuf  ou  de  vache  (Panneaux  de), 
pour  le  transport  des  arbres  en  motte, 
386, 998. 

Cuirs  forts,  io3 , a48 , 39a , 5a8  , 53o  , 
661,  775,  776,  889,  io5i,  1108, 
1218,  1219. 

tannés,  io3,  a48,  392,627,661, 

775,  889, 1001,  io5i,  1108. 

de  basane,  1218,  1219. 

de  Liège,  a5i,  3ga,  3g3,  3g5, 

627, 5a8,  53o,  53 1 , 661,  775,  776, 
889,  890. 

de  vache,  io3,  a48,  387,  392, 

527,  661,  776,  889,  1001,  1108, 
1160. 

pour  les  ajustages  des  fontaines , 

3i3 , 5g4, 83 1 , 1160. 

Cuissin  (La  veuve),  prop. , 899. 

Cuivre  (Agrafes  de),  994,  1099. 

(Aigle  de),  782. 

(Ajustages  de),  45o. 

(Arrosoirs  de),  754,  881,  1068. 

(Branches  de),  169. 

(Couverture  de),  27,  169,  3i4, 

45o,  58g,  707,  826,  ioh']. 

(Équipages  et  raccordements  de), 

1110. 

(Ferrures  de) , 4o6. 

(Groupes  de),  48. 

(Guirlandes  de  fleurs  de) , 446. 

(Mitraille  de),  21,  483,  1149. 

(Ouvrages,  fourniture  et  entretien 

de) , 4o , 60 , 62 , g4 , io5 , 1 16 , 166 , 
180, 190,  225,  a4o,  a5o, 261,  287, 
3oo,  3io,  3n,  325,  34g,  36o,  363, 
4o6,  44o,  446,  45o,  45g,  465,  53o, 
58g,  595,  601,  607,  619,  65o,  663, 
707,  723,  766,  777,  826,  84a,  853, 
881,  891,  937,  g4g,  993, 997,1003, 
ioi4, 1062 ,1075,1099,1104,1120, 
1156,1171,  1186, 1211,  iai5, 1220. 

(Ouvragesde  fonte  de),  36o,  384, 

4o6. 

(Paliers  de),  287,  34g. 

(Planches  gravées  de),  485,  720. 


1289 

Cuivre  (Robinets  de),  19,  27,  62,  94, 
i5o,  210,  24o,  254,  338,  5n,  65o, 
675,766,853,886,993,1014,1075, 
1099,  1186, 1211. 

(Soupapes  de),  g4,  a4o,  39a, 

1099, 1211. 

(Tampons  de),  94. 

(Vases  de) , 589. 

(Vente  de  vieux) , 3 06. 

(Vis  de),  1099. 

doré  (Moulures  de) , a53,  3o3. 

doré  (Ouvrages  de) , 166,  a53. 

gravé  (Sceau de),  967. 

jaune,  16,  17,  i5g,  n4g. 

rouge,  159, 3oa,  1149. 

rouge  (Cuvette  de),  g3a. 

Collot,  garçon  lapidaire , 344. 

Culs  de  lampes  dorés,  85 1. 

Coqu  ou  Coco  (Nicolas) , ser. , 3g5 , 629 , 
64g,  765, 880. 

Curage  d’aqueducs,  99,  603,  5o4. 

Cuves  pour  orangers  (Fourniture  de), 
a5,  26. 

Cuvette  de  cuivre  rouge,  93a. 

Cuvettes  pour  les  bains  de  Marly,  97. 

pour  les  rigoles,  3a  , 33 , 129 , 171, 

a5g , 834. 

Cdvillier  ( A ntoine  ) , marbrier,  58 1 , 1 0 4 1 , 
io43 , io5o,  îioa , in4,  n48 , 1 158, 
1177,  1186, i2i3,  ia48. 

(Jean),  marbrier,  29,  137,  a84, 

3o4,  338,  429,  44g,  5i8, 568,  579, 
58o , 583, 593,  6g4,  710,  767, 794, 
809, 819,  829,  883, 926,  966,1035, 
H20 ; sa  veuve,  846 , 924,926,956, 
io33,  n38,  i25o. 

(François),  marbrier,  48i,  576, 

620,  729,  996,  1075. 

(François),  ser.,  i4,  20,  68. 

Cygnes  (Capture  et  éjointement de  jeunes), 

78,  80,  222,  368,  5oo. 

(Garde),  78,  81,  128,  222, 373, 

275,  368,  4i8 , 5oo , 658. 

(Nids  de)  protégés  par  les  pê- 
cheurs, 324. 

— (Nourriture  et  conservation  des), 

79 , 232 , 370 , 4g5. 

échappés  vers  Rouen,  222. 

recueillis  pour  les  sauver  de  la  dé- 
bâcle des  glaces,  222,  368. 
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COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


D’Abadye  (Gaston),  maç. , 292,  353. 

Dacquin  (Antoine),  premier  médecin  du 
Roi,  72,  217. 

ie  jeune,  docteur  de  la  Faculté  de 

Paris,  démonstrateur  au  Jardin  royal, 
488,  740,  858,  972,  1192. 

Dadolle,  marchand  épicier,  497,  5oi, 
634,  761,  868,  980,  1087,  1200. 

Dagobert , méd.,  611,  728. 

Dailly  (Jean),  lisez  Bailly. 

Daims  du  parc  de  Chambord  transportés 
sur  le  canal  d’Orléans,  483,  537, 
538,  579. 

Damabe  (Michel),  marchand  de  charbon, 
25o. 

Dangères,  chapelain  de  la  Savonnerie.  — 
Voy.  Grassin  de  Dongères. 

Daniel  (Michel),  maître  du  pont  du 
Pecq, 528. 

Danse  à droite  (La) , tapisserie,  289,  35o. 

Daragon  (Pierre),  marchand  de  toile, 
97,  884. 

Darion,  chasublier,  967. 

Dastric  ouDastry  (La  dame),  491,628, 
7^3,  977,  1194. 

Datte,  corroyeur  à Paris,  io3. 

Daubernay  (Isaac),  ter.,  61 4. 

Daufin  (Louis),  jard.,  348. 

Daufresne  (Gilles),  maç.,  23,  161,  3o6, 
44i,  585,  703,  821,  872,  p33. 

(Nicolas),  maç.,  io43,  ii52. 

Daumale,  tailleur  de  pierres,  56o. 

Dauphin  de  Sainte-Marie,  sc.,  176,  469, 

677. 

Dauvin  ouDanvin  (Laurens),  charp.,39, 
182,  327,  467,  608,  725,  844, 
g52,  io65,  1173. 

David  (Julien),  ter.,  656. 

(Laurent),  men.,  755. 

(Pierre),  ser.,  1 46, 167,166, 207. 

Davignon  (Denis),  men. , 291,  35q  , 5i3, 
649,  764,  879, 991,  1098,  1210. 

Davollée,  marchand  de  fer,  409. 

Débardage  de  bois,  523,  1111. 

De  Beaüfort,  directeur  des  magasins  des 
marbres  et  des  bâtiments,  484,  554, 
55g,  576,  677,  616,  621,  681,  689, 
7a9>  798,  9°9>  96o>  967i  999>  *018, 
1026,  1124,  ii3o,  1189,  1235, 

1 24l. 


D 

De  Beaulieu,  apothicaire  du  Roi,  5o. 

De  Beaurepaire  , employé  aux  Bâtiments , 
i55,  2i4. 

Débordement  de  l’étang  du  Mesnil,  299, 
366. 

de  l’étang  de  Trappes,  21 3,  3 16. 

De  Bosseuil,  concierge  du  château  de 
Saint-Léger,  924,  io33,  it38,  125o. 

De  Bourges,  médecin  des  Bâtiments,  124, 
269, 4i3. 

Debray  (Julien),  jard.,  70,  i33,  2i5, 
280,  4a4,  4g4,  4g8,  564,  63i,  690, 
746;  sa  veuve,  8o5,  864,  919,  977, 
1028,  1086,  1 1 33 , 1 134,  1198, 
12  44. 

men. , 173,  456. 

De  Bre  ou  de  Bray  (Marin),  men.,  716, 
836,  944,  io55,  1 1 65. 

Debrie  Chanron  (La  veuve),  prop. , 60. 

De  Broche  ou  De  Brosse  (Antoine),  ma- 
rinier de  rame  du  canal  de  Versailles, 
914,  1026. 

De  Chantemerle,  marchand  de  marbres, 
289,  295,  35o,  356,  8i4,  865,  979. 

De'chaux  (Étienne),  jard. , 74. 

Deche  (Fer  venant  de),  25i. 

De  Clerzin,  commissaire  des  pauvres  de 
la  paroisse  de  Saint-Sulpice , 483. 

Décombres  (Enlèvement de),  38o. 

Décorations  de  feux  d’artifice,  io55, 
1057,  1076,  1100,  n4i. 

De  Corbinière,  marchand  de  bois,  716. 

De  Cotte  (Robert),  arch.  des  Bâtiments, 
1 36 , 283,  427,  48g,  554,  568,  6o4, 
626, 6g4,  720, 740,  808,  83g,  858, 
908,  922,  953,  972,  1018,  io3i, 
io64, 1081. 

intendant  des  Bâtiments,  577,  681, 

898,797,  807,  854,  912,922,  1018, 
1022,  1031,1135,1136,1173,1187, 
1189,  1192, 1233, 1247, 1248. 

(Robert),  entrepreneur  de  ma- 
çonnerie, 10,  19,  3i,  65. 

jeune,  contrôleur  à Fontainebleau, 

554,  681,  688,  797,  899,  908,  914, 
IOO9,  10l8,  1124,  1224,  1235. 

fils,  voyer  de  Versailles,  1236. 

Dedieu  (Jean),  sc.,  188,  329, 33o,  336, 
449,  469,  472,  611,  682,  853,  964, 
io4g,  1072,  1157,  1177. 


Defer,  élève  sculpteur,  626. 

géographe,  1074. 

Defert  (André),  compagnon  fontainier, 
4i,  181,  324,  464,  606,  723,  842. 
960,  1062,  1170. 

(Lucien),  parqueteur,  25,  63. 

De  France  (Robert),  dit  la  France,  in- 
valide, employé  à l’église  des  Invalides, 
126,  271,  4 1 6 , 556,  685,  799. 

Défrichements,  8,  58,  63,  76,  220, 
269,  54g,  665,  760,  1094,  iog5, 
1096,  1 1 53. 

De  Garsault,  concierge  du  château  de 
Saint-Léger,  i38,  286,  43o,  669. 

Dégâts  causés  par  la  construction  des 
murs  du  nouveau  parc  de  Marly,  747, 
748. 

causés  par  des  orages , 660. 

causés  par  une  rigole  amenant  les 

eaux  de  Tétang  du  Val  au  moulin  de 
Launay,  749. 

causés  par  la  tempête  du  2 février 

1701’  7*3,  7i5, 716, 717,  726, 751. 

dans  la  forêt  de  Saint- Germain 

(Mesures  contre  les),  244. 

faits  par  les  vaches  dans  les  ave- 
nues et  taillis  de  Vincennes  (Précau- 
tions contre  les),  121,  193,  339,  621, 
736,  854, 968,  1077,  1187. 

Deooullon.  — Voy.  Dugoulon. 

Dégraissage  de  laines,  485,  624,  739, 
867. 

de  plomb,  243,  53i,  687. 

Dejan  (Pierre),  men.  — Voy.  Toui.ou 

ZIN. 

De  la  Chambre,  garde  des  rigoles,  121, 
178,  266 , 4i5 , 556,  599 , 685,  799 , 
912 , 1022 , 1127,  1237. 

De  la  Chevalleraye  , concierge  du  château 
de  Madrid,  i35,  271,  43o,  569,  695, 
810,924,  io33 , 1 138 , 1249. 

De  la  Condamine,  receveur  général  des 
finances  à Moulins,  i58,  169. 

De  la  Cour,  trésorier  général  de  l’hôtel 
des  Invalides,  g3o,  n5o. 

Delacroix  (Jean),  tap.,  53,  196,  343, 
437,  486,  624,  738,  856,  970, 1078, 
1189, 1190. 

fils,  tap.,  53 , 196,  343 , 437, 486, 

624,  738,  856,  970,  1078. 


Delacroix  (Louis) , jartl.,  79,  218, 364, 
635,  700. 

inspecteur,  1160,  1236,  id4i. 

charp.  — Voy.  Lacroix. 

Delafontaine,  employé  au  magasin  du 
plomb, 790,  910,  1020, 1126, 1234. 

Delafosse  (Charles),  p.,  12, 53, 66,  270, 
4i5 , 478, 55i,  676,  682,  732, 797, 
845,  911,  1020,  1066,  1126,  1175, 
1237. 

Delagarde.  — Voy.  Lagarde. 

Delagrange,  inspecteur  à la  rivière 
d’Eure, 16,  19,  120, i56,  169, 266, 
288, 3o3,  34g,  4io,  437,  438,  55o. 

Delahave  (Hiérôme),  247. 

De  la  Hire  (Philippe),  mathématicien, 
professeur  à l’Académie  d’architecture, 
i36,  284, 429, 489,  568,  626, 6g4, 
741,  808,  85g,  923,  972,  io3i, 
1076 , 1081, 1 129 , 1 1 36 , 1 192 , 1 248. 

fils,  1076. 

Delahogue  (Joan),  cordier,  628,  663. 

(La  veuve  de  Nicolas),  cordier, 

892. 

Delaistre  , brodeur,  892. 

marchand  de  marbres,  978. 

Delalande  (La  veuve  de  Jean),  jard., 

1 34 , 278,  423,  563,  64 1 , 768,  874, 
986,  1092  , 1205. 

(Louis),  jard.,  56,  1 3 3 , 200, 

227,  228,  277,  346,  373,  423, 4g 0, 
562,  628,  64o,  641,742,  766,  768, 
709,  861,  873,  874, 875, 918,  974, 

ij84,  g85,  98G , 102O,  1082,  1091, 
1092,  1 1 3 1 , 1194,  1204,  1205, 

1206,  1242. 

(Louis),  de  Champiéreux,  jard., 

1091. 

(Louis),  sc. , io35. 

(Robert),  sc. , 1007. 

1)e  la  Moignon  (M",c),  marchande  de 
drogues  de  teinture,  577. 

De  la  Motte,  commis  aux  écritures, 
554 ,681,  687, 798 , 9108 , 982 , 1018, 
1024,  1124,  n3o,  1238,  124i. 

inspecteur  des  ouvrages  du  dépar- 
tement de  Paris,  1234. 

intendant  des  Bâtiments.  — Voy. 

Coquart  de  la  Motte. 

Delanode  (Jean),  artificier,  1075. 

(Catherine  Thévenot,  veuve  de 

François) , 867. 

inspecteur  à Fontainebleau,  555, 

682,  795,  909,  1019,  1125,  1236. 

comptes  des  bâtiments.  — IV 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Delaporte  (Jean),  men.  3g,  328,  467, 
io65,  1174. 

(Louis) , ter. , 1096. 

De  la  Potterie,  maître  de  forges,  i48, 
208. 

De  la  Rabellerie  (Enfants  du  feu  sieur), 
prop. , 573 , 63 1 . 

Delarue  (Antoine).  — Voy.  Larde. 

(Robert),  charp.,  1023. 

Delassu  (François),  forgeron,  249. 

Delà  Tour,  tap. , 969,  1080,  1189. 

Deladnay  (Charles),  voit.,  97,  38o,  3g 4, 
45 1 , 658,  763  , 889  , 892  , 989. 

(Nicolas),  orfèvre,  directeur  du 

balancier  des  Médailles,  1 5 1 , 198, 
211,  345,  4 6 1,  483,  488,  626,  627, 
74i,  972. 

tailleur,  178,  46 1. 

De  Ladnois  (La  veuve),  53g. 

Delavigne  (Jean),  maç. , 206. 

ser. , 476, 781,  848. 

Delà  Voye  ou  Lavoye  (Louis) , jard.,  74. 

Delépine  ( Pierre- Nicolas) , maç.,  787, 
794 , 902 , 1012. 

DeLespine,  arch.  expert  des  Bâtiments, 
684,  798,  908,  1019,  1025,  1124, 
H25,  1235. 

Délié  (Nicolas)  ; garçon  du  garde-meuble 
de  Vincennes,  282,  422,  564,  690, 
8o5,  918,  1027,  1 1 3 4 , 1243. 

De  Lionne  (Henry),  garde  morte -paye 
du  Louvre,  i3o , 278 , 422 , 662 , 689, 
80 3, 918,  io3o,  1 1 35 , 12  46. 

De  l’Isle  , arch.,  489,  626,741,  858, 
972,  1081,  1192. 

contrôleur  à Monceaux,  554, 681, 

798,909,  1019,  1124,  1236. 

— — horloger,  670. 

De  Longe,  charp.,  666,  780,  894, 
ioo5,  1112. 

De  Lorme,  voit.,  706. 

Délodyt,  employé  au  magasin  des  démo- 
litions, 126,  4l2. 

DelsaltouDelSarte  (André)  ,p.  1 57,336. 

D’Emant  ( Louis) , maréchal  à Versailles, 
816, 866. 

(Louis),  prop.,  i4,  68. 

De  Marne  (Le  sr),  marchand,  621. 

Demoiselles  de  Numidie  pour  la  Ména- 
gerie, 867,  n45,  1199. 

Démonstrations  intérieures  des  plantes 
et  démonstrations  anatomiques,  54, 
55,  198,  210,  272,  345,  362,  417, 
488 , 625 , 626 , 740 , 858. 
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De  Montargis,  commissaire  au  bureau  des 
remboursements,  6o4 , 680,  720, 

797,  83g,  908,  953,  1018,  106A, 

1 124, 1178,  1235. 

Demorne  (Jean),  marchand  papetier, 
9^7- 

De  Morre,  marchand  de  bois,  468. 

De  Mouchy,  dégraisseur,  485 , 624 , 739, 
85j. 

Denau  (Antoine),  compagnon  forgeron, 
1024. 

Denel  ou  Denelle  (Jean),  men.,  92, 
238 , 260 , 309 , 356 , 383 , 4o5 , 542  , 
587,  599,  649,  673,  705,716,  731, 
764,794,809,824,  835,go4,g23, 
926,  936,  g44,  959,  991,  ioi3 , 
io32,  io34,  io46,  io55,  1097, 
1098, 1113,1137, 1189, 1 154, 1 1 64  , 
1176,  1209,  1222,  1229,  124g. 

Denis  (Claude)  aîné,  fontainier,  18,19, 
21,  27,  4o,  1 56 , 167,  i8o,3io,  324, 
446 , 464 , 589 , 606,  707,  723  , 826 , 
84i,  937,  94g,  io42,  1047,  1062, 
n56,  1170. 

(Claude-Michel),  compagnon  fon- 
tainier, 325,  464,  606,  723,  84a, 
950,  1062 , 1171. 

le  jeune  (Remy),  fontainier,  4o, 

i3o,  180,  276, 324,  420,  464,  465  , 
607,  686 , 723 , 800 , 842 , 91 5 , 960 , 
1023,  1062,  1129,  1170,  1171, 
1239. 

employé  à la  rivière  d’Eure,  4 10. 

ter.,  5ao,  972. 

(La  veuve),  marchand  d’avoine, 

79- 

(La veuve),  prop.,  1194. 

Dépensier,  voit.,  ig3. 

De  Pierre  (Raoul)  dit  Laporte,  charp., 
44,  64,  102,  286,  332,  35o,  3gi, 
43o,  474,  5i2,  527,  569, 610,  6i4, 
660,  695, 726,  730,  774,  810,  847, 
889,  924,  954,  968,  1001,  io33, 

1 138 , 1 i5o , 1 180 , 1 24g. 

Derbais  (Charlos),  marbrier,  829. 

(Hierosme),  marbrier,  11,  12, 

20,  29,  65,  66,  i4o,  160,  202, 
48 1 , 620,  710,  728,  736,  818, 820, 
829,  846,  853,  956,  995,  1101, 
1147,  n58,  1177,  1186,  1213. 
Deriaux  ou  Deziaux  (Gilles) , paveur,  82  , 
g4,  227,  24o,  371,  5o3 , 639,  755  , 
873,  g84,  1091, 12o4. 

Dernaüx,  lisez  Dervaux. 
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Déroché  (Jacques),  garçon  plombier, 
986. 

(Jean),  garçon  plombier,  8 4 , 129, 

227, 228 , 27b , 347,  373 , 4i8 , 490 , 
5o4,  56o,  627,  64o,  64 1 , 680,  742, 
707,  768, 709,  800, 860,  874,  915, 
974,  1024;  son  fils  et  héritier,  986. 

De  Rdzé,  contrôleur  des  bâtiments  de 
Saint-Germain  et  de  Marly,  122  , 270, 
4 11,  552,  629,  G82 , 790,  909, 
1019 , 1124,  1 236. 

Dervaux  (Charles  Picault  de  ) ou  Dhervaux, 
concierge  de  la  cour  du  Cheval  blanc 
à Fontainebleau,  70,  109,  2 15,  255, 
399,  3g4,  535,  632,  668,693,746, 
784,807,  865,  898, 921, 977, 1008, 
io3o,  1086,  ni5,  1 1 35 , 1198, 
1225,  1246.  — Voy.  Picault. 

Debville  , inspecteur  du  palais  de  Luxem- 
bourg, 1021,  1125,  1236. 

employé  au  bureau  des  plans  et 

dessins,  554,  5Go,  6o3,  6G7,  681, 
687,  798  , 908,  9l4,  1023. 

Desaint  (Simon),  ser. , 970,  io84, 
1196. 

De  Saint- Georges  , historiographe  de  l’A- 
cadémie de  peinture,  419,  559,  56 1 , 
684 , 916 , 1024,  1126. 

De  Saint-Jean,  inspecteur  des  travaux  de 
l’Ànnonciade  de  Meulan  , 34o. 

De  Sainte -Catherine,  employé  aux  tra- 
vaux de  la  plaine  de  Trappes  ,22,38, 
126 , 200. 

Dbsauziers  (Guillaume),  p.  doreur,  27, 
116,  i3q,  166,  285,  3 1 1 , 4o6 , 43o , 
447,  458, 5 1 6 , 544,  56g,  671,  5go, 
600,  676,  6g5,  696,  707,  718, 727, 
766,791,  802,  809,  826,  845,  882, 
go5,  924,  988, 945,955,998,  îoio, 
io32,  io36,  1047,  1057,  1066, 
1100,  1137,  1 i4o , 1 1 56 , 1167, 
1176,  i23o,  124g,  1260. 

Desbouts  (Gabriel),  jard.  à Fontaine- 
bleau, 70,  i35,  2i5 , 280, 42  4, 425, 
494  , 532 , 564,  632,  665,  691,746, 
780,  8o5,  864,  920,  977,  1028, 
1086,  n33,  1198,  1244. 

(Louis),  jard.  à Fontainebleau,  70, 

i33  , 2i5 , 280 , 42  4,  42  5 , 49 5 , 565, 
632  , 665 ,691,  746 , 780 , 806 , 865, 
920,  977,  1029,  1086,  1 1 33 , 1198, 
1245. 

Deschamps  (Dominique),  fermier,  367, 
629, 753,  860,  973. 


Deschamps  (François),  couv.,  641,709. 

(François),  marbrier,  16,  18,  49, 

96,  157,  i5g,  160,  191,  242,  274, 
284, 3oi,  3o2, 3o5 , 338,  429,  44g, 

48 1 , 5 1 8 , 546,  568,  579, 58o, 58i, 
692,  620,  6g4,  809,  923,  io32, 

1 1 87. 

(Louis),  marbrier,  578. 

(Simon),  couv.,  84,  92,  228, 

238, 373,  382,  5o2, 5o4,  5i2,  598, 
754,  875,  g83,  986,  1090,  iog3, 
1203  , 1206. 

jard.,  1202. 

marchand,  966. 

Deschars , prop. , 1194. 

Desciiâteaux  (Le  s'),  719. 

Deschaux  (Etienne),  jard. , 218,  365. 
Descruchet  ( La  veuve),  jard.,  74,  218, 
364,  497,  634,  781,  868. 

De  Segonzac,  avocat  au  Conseil,  167, 
192. 

De  Sève  (Gilbert),  p. , 1 48 , 209,  289, 
35o. 

l’aîné  (Pierre) , p. , 54,  197,344. 

(Claude  et  Catherine),  héritières 

de  L.  Liesse  , procureur,  816 , 866. 

De  Seyne,  prop.,  ng4. 

Desgodetz,  architecte  contrôleur  à Paris, 

71,  120,  270,  33g,  4n,  4a8,  436, 

482,  4gO , 55 1,  675,  633,  699,  747 , 
817,  866,  929,  979,  1039,  1086, 

1 145 , 1 200. 

Desgots  (Claude),  jard.  des  Tuileries, 

72,  129,  i34,  216,  281,  097,  358, 
425 , 566 , 692  , 700 , 747,  8o4 , 808 , 
922,  io3t,  n3G,  1247. 

contrôleur  général  ancien  des  Bâti- 
ments, 807,  808,  866,  922,  929, 
979,  io3i,  io3g,  1086,  n36,  1 1 45, 
H99,  1247. 

Deshayes  (Jacques) , mou.,  599. 

Deshays,  marchand,  968. 

Desjardins  (Jacques),  sc.  fondeur,  449, 
479,  48o,  617,  546,  5gi,  610,  619, 
651,677,  710’  727>  735,792,794, 
852,  853,  906,  932,  964,  994, 
ioi5,  io35,  1073,  1074,  1099, 
1120,  1177,  n85,  in3o;  sa  veuve, 
955. 

(Julien),  portier  de  la  basse  cour  I 

du  Luxembourg,  i34. 

(Nicolas),  ser.,  18,  21,  26,  34, 

i56 , 1 65 , 173 , 2i5 , 225 , 291,301, 
3io,  3i8,  352,  4o5,  437,445,  457, 
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588,  600,  G5o,  706,  717,  825,  836, 
g36 , io46 , 1 1 54 , 1 1 65. 

• Desjardins,  employé  du  service  des  Bâti- 
ments, 436,  554. 

contrôleur  à Marly,  489,  4gO, 

554,  681,  797,  908,  1018,  1124, 
1235. 

garçon  fontainier,  4o,  i3o,  180, 

276 , 324 , 420 , 464 , 607,  724 , 842 , 
g5o, 1062 , 1171. 

(La  veuve),  concierge  de  la  Sur- 

intendance  des  Bâtiments,  124,  270, 
277,  4i4, 422 , 55g. 

Deslandes  (Louis),  tailleur  de  pierres, 
874,  5 1 5. 

(Pierre),  jard.,  38 1. 

Desloriers  (François),  voit.,  989. 

ou  Deslauriers  (Pierre  Fessart, dit), 

ter. , 234 , 38i,  5og , 644,  658  , 660  , 
760,  773,  774,  876,  987,  1094, 
1207. 

Deslouyt,  commis  aux  démolitions , 268 , 
554,  682  , 797,  910,  1127. 

Desmarest  ( Château  de),  1076,  1189. 

Des  Minières  (François),  laboureur, 
129. 

Desmoulins  (Jean),  ter.,  54i,  1118. 

(La  veuve),  prop.,  162,  211. 

Desnots,  jard.,  219,  364. 

Desoeiers  (Jacques),  tailleur,  654. 

De  Soërr  (Claude  et  Catherine). — Voy. 
De  Sève. 

Desoiuieau  (Jean),  vitr. , 98,  100,  23g, 
a46,  384,  38g  , 5i 4 , 660,755,  760, 
881,  992  , 1099 , 1211. 

élève  peintre,  627,  741,  910, 

1018 , 1086 , 1 123. 

Desplatz,  garde  de  la  basse  cour  des 
cuisines  à Fontainebleau  , 1 32,  282, 
427,  566,  693,  807,  921,  io3o, 
n35,  1246. 

Despontis  (Marie),  veuve  Gauday,  prop. 
du  château  du  Pont,  861,  974,  io83, 
1195. 

Desportes  (François),  p. , 4ig,  555, 
55g,  684,  733,  915,  962,  1023, 
io35,  1100,  1126,  n4o,  1 1 83 , 
1237. 

Desquoix  (Anne  et  Catherine),  prop. , 
356. 

(Jacques  et  Philippe) , prop.,  356. 

Desrochers  (Thomas),  chaufournier, 
1218. 

Desrues  (Michel),  maç. , 1162. 


Dessin  (Changement,  de)  dans  les  travaux  j 
de  Marly,  870. 

Dessinateurs  du  bureau  de  Paris,  974,  j 
io83. 

du  bureau  de  Versailles,  621,623, 

737,  855, 953. 

des  jardins  duRoi,  700,  747,866, 

929,  io4o,  1087,  11 45,  1199. 

chargés  de  lever  le  plan  des  appar- 
tements de  Fontainebleau,  667,  1076. 

employés  dans  l’église  des  Invar 

lides,  611. 

- envoyés  à Marly,  720. 

Dessins  (Collage  de),  967. 

(Copies  de),  5Go. 

(Raccommodage  de),  85o. 

à l’buile  pour  le  pavé  de  la  chapelle 

de  Meudon,  85o. 

d’animaux,  617,  11 43. 

de  bas-reliefs,  470. 

de  Coustou  pour  les  sculptures  de 

l’église  des  Invalides,  728. 

de  jetons  des  Bâtiments,  4g,  34i. 

de  Marly,  1216. 

de  plans  à Fontainebleau,  107G. 

de  plantes  rares  en  miniature,  47, 

■ 187,335,477,617,732,850,961, 

1071,  1 1 43 , 1182,  1 197. 

des  Bâtiments  du  Roi,  37,  121, 

178,  272,  273,  4i6,  417,  4 1 8 , 556, 
557,  6o4,  720,  83g,  856,  968. 

des  figures,  Termes  et  vases  de 

Versailles,  733,  85o,  1071,  1 1 8 3 . 
des  parterres  et  jardins  du  Roi, 

1 38 , 284,  285,  428,  43o,  567,  56g, 
6g5, 807,  808,809,  922, 924, io3i, 
io3q, ii36, 1137, 1247, 1249. 

des  rampes  et  escaliers  de  la  Mé- 
nagerie, 828. 

du  Roi  (Récolement  des),  484. 

du  Roi  (Transcription  d’inventaires 

des),  55. 

faits  pour  Louis  XIV,  128. 

pour  les  modèles  de  la  cascade  de 

Marly,  1071. 

pour  le  pavé  de  l’église  des  Inva- 
lides, 727,  846, g54. 

pour  portières  de  tapisserie,  1078, 

1080. 

pour  tapisseries,  53 , 1080,  n83. 

pour  vitraux,  727,  846,  g54,  955. 

représentant  le  maitro  autel  de 

l’église  des  Invalides,  829,  46g. 
Destanchau  (Le  sr),  435,  4g5. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

D'Esthecuy,  contrôleur  à Fonlainebleau  j 
et  à Meudon,  123,  268,  4 1 1 , 433,  S 
4g3 , 55 1 , 682,  795,  909,1019,  1125,  | 
1236. 

Desvadgoins,  propriétaire  de  forges  en  J 
Normandie,  8?o. 

Desvaox,  jard.,  750. 

Détournement  de  succession,  193. 

Dettes  des  Bâtiments  (Règlement  des  an- 
ciennes), 73,  298,  354,  435,  4g5, 
574,  632,  699,  746,  8i4 , 865,  928, 
977,  1039,  io85,  1 1 44 , 1198. 

De  Turmenies  de  Nointel  (Jean),  garde 
du  Trésor  royal , 1 55 , 285 , 289,  571, 
700,  811,  1037. 

receveur  général  de  l’hôtel  des  In- 
valides, 3o3,  438, 578. 

fils  (Jean),  garde  du  Trésor  royal, 

81 3. 

Deuil  (Transport  de  marronniers  d’Inde 
de)  à Marly,  637,  638. 

De  Vanolles,  trésorier  général  de  la 
marine,  169,  622. 

Devert  (François) , ser. , 8,  11 45,  1 1 99- 

Deyienne  (Jacques) , mat. , 826. 

(Jean  Belly,  dit),  voit.,  307,  586, 

704,  775,  828,  934,  io44,  no3. 

De  Vieuxcoür,  trésorier  général  des  Bâti- 
ments, 157. 

Deville,  ingénieur  liégeois,  189,  201, 
246,  247,  286,  348,  43i,  492,571, 
63o,  697,  744,  811,  862,  927,  975, 
1087,  io84,  n4i,  1196. 

De  Vii.lers  (Louis),  ter.,  468. 

Devises  pour  les  feux  d’artifice  de  Marly 
et  de  Meudon,  1 192. 

De  Vouces,  voit.,  366. 

Dezaigres  (Nicolas),  marbrier,  5 1 8 , 582, 
583,620,  677,  696,  710,  728,  736, 
820,  821,  829,  883,  906, 995,  1101, 
11 46,  11 4g, 1167,  1186. 

(Philippe),  marbrier,  17,  189, 

3o4,  449,  48i,  546,  602,  846,  966, 
1 1 42 , 1 158 , n5g,  1177,  i2i3. 

Dezairs  (Claude),  vitr.,  670,  786, 901, 
1011,  1117,  1226. 

Deziaux,  paveur,  lisez  Deriaex. 

Dezormeaux,  élève  de  l’Académie  de  pein- 
ture. — Voy.  Desormeaü. 

Dhermand , marbrier,  853,  966. 

D’Hüest  ( Honoré ) , ferblantier,  1 69 , 3 1 4 , 
462,  5g5,  6o3 , 719,  83g,  947,  io5g, 
1168. 

Diane,  st.  antique,  188,  190. 
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Diane,  lab, , 11 83. 

Diers,  marchand,  966. 

Diettre  (Antoine),  couvreur  de  chaume, 
36,  1 1 5 , 260. 

Dieu,  sc.  — Voy.  Dedieu. 

Dieux  (Les),  portières  de  tapisserie,  85o , 
856. 

Dieoxivoye,  médecin  des  Bâtiments,  684 , 
911,  1021,  1234. 

Diftin  (La  veuve  de  Pierre),  garde  au 
regard  du  Jongleur,  778. 

Digue  de  Bezons,  100,  101,  106,  247, 
526,  660,  682, 773,  774,  888,  889, 
890, 1107. 

de  Chalou,  100,  101,  247,  626, 

658,  1107. 

de  l’île  de  la  Chaussée,  102,  248, 

774,  888. 

de  la  plaine  de  Coignières,  io54. 

de  Croissy,  100,  526,  658,  1107, 

1108,  1109,  1217. 

de  Houilles,  près  de  Bezons,  773, 

774. 

de  la  Morue  au-dessus  do  Chalou, 

773. 

de  Villemon,  io58. 

de  l’étang  du  nouveau  Saclay,  3a  1 . 

de  la  retenue  des  Landes,  3 16, 

1 1 63. 

Digues  (Brèches  aux),  101,  3 1 6 , 455, 
io53. 

(Renforcement  de),  g43. 

(Réparations  de),  1001. 

des  canaux  de  Gallardon,  bpernon 

et  de  la  rivière  d’Eure,  438. 

de  la  Seine  pour  la  machine  de 

Marly,  68,  100,  101,  106,  249,  3g3, 
626, 53i,  657,  658,  773,  888, 889, 
890. 

Dijon  (Pierre),  chaufournier,  658. 

Dillery,  marchand  de  paille,  519,  884. 

Dîmes  (Grosses),  i42,  i48,  i4g,  908, 
287,288,432,433,  4g2,8i4,8i5. 

novales,  i4i,  i43,i54,  aoâ,  2o4, 

212. 

Dwocheau  (Pierre),  eharp.,  256,  4oo, 
536,  669,  786,  900, 1010. 

Diot,  sc.,  io4g. 

Dissections  anatomiques,  210. 

Dobye  (Claude),  inspecteur  à Marly,  5y, 
122,  200,  270,  4i4,  555. 

Dodé  (Pierre),  marchand  d’écorce,  884. 

Dodet  (Jacques),  marchand,  907. 

Dolot  (Guillaume),  jard. , 23,  76,  220, 
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366,  3 8 1 , 4g8,  5n,  676,  644,  760, 
766,762,878,980,989, 1087,1149, 
n53,  1201,  1208. 

Dolot  (Laurent),  ter. , 4o2,  611,  64o, 
585,  635,  644,  704,  762, 869,  878, 
989 , 1 153 , 1208. 

Dorbay  (François),  arcli.,  126, 1 36,  271, 
333. 

(Jean),  maç.,  137,  284,  294, 

3o4,  355,  429,  568,  6g4,  809,  923. 

(Nicolas),  maç.,  io32,  1137, 

124g. 

dessinateur,  56o,  621,  623,737, 

855,  967,  968,  1076, 1077,  1188. 

Dorchemep,  (Gabriel),  dit  La  Tour,  con- 
cierge à Fontainebleau,  i3i,  i32, 281, 
282,  426,  565,  691,  692,  8o5,  806, 
920,  921,  1028,  1029,  n33,  n34, 
1245. 

(Louis),  dit  La  Tour,  employé  à 

Fontainebleau,  i32,  282,  /126,  566, 
693,  807,  io3o,  1246. 

(Nicolas),  employé  à Fontainebleau, 

282,  426,  566,  698,  807,  921,  io3o, 
n35,  1246. 

Doreclause  (Léonard),  couv. , 396. 

Doreurs  envoyés  de  Paris  au  château  de 
Versailles,  712,  8o3. 

Doria  (Vincent),  gondolier  vénitien,  42, 
182,  326,  466,  608,  726,  843,  961, 
io63 , 1172. 

Dorlot  (La  veuve),  ser. , 292,  353. 

Dorure  au  feu  (Ouvrages  de),  5 16. 

— du  dôme  des  Invalides,  166. 

Dorures  (Nettoyage  de),  712,  1062, 
1161. 

Dosses  de  bateaux,  25,  26,  120,  i64, 
3og,  317,  382,  444, 5i2, 587,  io55. 

Douanay,  jard.,  218,  364,  497. 

Doussot  ainé,  expert  en  bâtiments,  5 1 , 
62,  191,  33g, 483,  5gâ, 622. 

Douville  (Jacques),  calfateur,  4i,  181, 
275, 276,  326,  421,  465,  607,  724, 
843,  913, g5i, 1026,  io63,  1172. 

Doynet,  jard. , 1087. 

Draguage,  106. 

Draperies  peintes  pour  recouvrir  des  nu- 
dités de  tableaux  ou  tapisseries , 733 , 
85o. 

Dreux  (Forêt  de),  750,  869,  871, 
980. 

Drio,  écrivain,  417. 

Driot,  ser. , 3 1 8. 

Drogues  de  teinturerie,  485,  577. 


I Droguespour  ouvriers  blessés,  654,771, 
886,  no5,  1215. 

pour  religieuses,  qko,  858,  971. 

Droit  (Claude),  laboureur,  2 46. 

Droit  de  la  Vicomté  de  devant,  961. 
Droits  d’agent  de  change,  953. 

de  bateau,  483,  538,  539,  622. 

de  fief,  748,  8i5,  866. 

de  garde,  8i3,  863. 

de  poids  du  Roi,  3g3. 

de  ponts,  25 1. 

de  port  au  bateau,  961. 

du  poids  de  Vicomté,  961. 

seigneuriaux,  81 4. 

sur  le  charbon  de  terre,  25o. 

suivies  cuirs,  628,  661,  775,  776, 

889. 

Drouart  (Nicolas),  rocailleur,  i4,  37, 
^°i 67,  70,  96,  1 5 1 , 167,  180, 210, 
242,  298,  3i 2 , 324,  359,  362,  363, 
386,  407,  44g,  464,  606,  652,  655, 
677,  722,  767,  770,  8 4 1 , 885, g4g, 
994>  997’  *061,  1101,  1 io4,  1170, 
12l3 , 12l4. 

(Le  sr),  fondeur,  48. 

Drouilly,  artificier,  342. 

— ■ — fondeur,  1211. 

sc.,  4,  60,  1 9 4 , 33o,  472;  ses 
héritiers,  473. 

Drouin,  garde-meuble  du  château  de 
Fontainebleau,  12  46. 

Dubié,  carrier,  417. 

Dublanc,  ter.,  785. 

Dubois  (François),  curé  de  Saclay,  73, 
3oo,  36o. 

(Jacques),  charp.,  82. 

(La  veuve  de  Jean),  132,  282, 

426,  691,  8o5,  920,  1028,  n33, 
1245. 

(Louis),  p.,  253,397,  534,  565, 

667,  782 , 897;  sa  veuve,  1007. 

(Louis),  concierge  du  logis  de  la 

Fontaine  à Fontainebleau,  i3i,  281, 
426,  565,  691,  806,  920,  1029, 

1 134. 

(Michel),  men.,  5o2,  63g,  755, 

872,  983,  1090,  1 203. 

petit  valet  de  pied  du  Roi,  io42, 

1061. 

Dubourg  (François),  dit  La  Montagne, 
compagnon  fontainier,  388 , 522 , 655, 
743, 771,  861,  886,  974, 997, io83, 

1 io5 , iig4,  1214. 

Debray  (Robert),  maç.,  3go,  524,657. 


Dubuisson,  charron,  176. 

Ducdatellier,  inspecteur  à l’église  des 
Invalides,  799 , 1076. 

Duchemin  (Pierre),  chaudronnier,  27, 
169, 319,  45o,  45g,  689, 707,  735, 
704,  826,  853,88i,  937,  1 047, 1 1 4 0 , 
1 1 56. 

marchand  de  bois,  5o4. 

portier  du  jardin  des  Tuileries, 

i3o,  278,  425,  662,  8o4,  919, 
1021,  1029,  n3o,  i24o. 

Dochesne  (Jean),  scieur  de  long,  106. 

(Pierre),  jard.,  63o,  744. 

Dccdieon,  garde-magasin  des  plombs, 
125,  268,  4i2,  554,  682;  sa  veuve, 
684. 

Duclos  (Louis),  concierge  du  Collège  de 
France,  i38,  285,  43o,  569,  6g5, 
810,  924,  io33,  1137,  1249. 

banquier  à Paris,  869,  973, 

1081,  ng3. 

Ducors  (Barthélemy),  men.,  6,  25,  61, 
i44,  1 63 , 2o5 , 290,  298,  3o8, 
3 5 1 , 356,  36o,  443,  586,  705,  824. 
g35,  io45,  i n4. 

Dudain  (Jacques),  maç. , 149. 

ou  Dudin  ( Henri),  maç. , 201,  209, 

348,  491,  629,  743,  861,  975. 

(Louis),  maç..,  975,  io83,  1195. 

Duez  (Honoré),  ouvrier  en  ciment, 

1 83. 

Dufaux  (Paul),  doreur,  477,  571,  618, 
696, 734,  782,  85 1,  897, 1007, 101 4, 
io35,  1071,  m4,  n4i,  1223. 

Dufour  (Nicolas),  sc. , 117. 

(Pasquier),  jard.,  756. 

(Philippe), jard. , 497. 

(Pierre),  concierge  do  l’Académie 

d’architecture,  199. 

maç.,  802. 

Dufresne  (Nicolas),  charp.,  889,  1001, 
1108. 

Dufresny  de  Rivière,  dessinateur  des  jar- 
dins du  Roi,  700,  747,  817,  866,  929, 
979,  io4o,  1087,  n45,  1199. 
Dugoclon  ou  Degoulron  (Jean  ou  Jules), 
sc. , 9,  63,  3 12, 3 1 9 , 448,459, 478, 
479, 5i6,  517,  545,  670,  584,  5gi, 
5g2,  601,  618,  65 1 , 677,  696,  709, 
734,  767, 782,  792,  794,  828,  837, 
852 , 882 , 897,  926 , g38 , g64 , 994 , 
ioi5,  io35,  io48,  1073,  1139, 
1157,  1176,  1250. 

Dujardin  (Julien),  portier  du  palais  du 


Luxembourg,  279,  425,  562,  690, 
8o4,  919,  1027,  n32,  1243.' 

Dulin,  élève  peintre,  267,  4i  1,  553,  626. 

Dulue,  jard. , 980. 

Dümagni  (François),  charp.,  44,  737, 
855,  958,  967,  998,  1022,  1059. 

Düménil  (Jean),  marchand,  521. 

Du  Meny,  élève  de  l’Académie  de  peinture 
et  de  sculpture,  1127,  1192. 

Du  Metz  (Nicolas),  maç.,  942,  io52. 

Dumont  (Nicolas),  tourneur,  998. 

commissaire  des  pauvres  de  la  pa- 
roisse de  Saint-Sulpiee , 483. 

(Appartement  de  M.  ),  48 1. 

Dumoulin,  représentant  d’un  banquier  de 
Rome,  627. 

Du  Moutieb,  voit. , 706. 

Dunet  (Guillaume),  taupier,  98,  244, 
388,  521,655,770,886,  996,  no5, 
12l5. 

Duparc,  jard.  à Saint-Germain,  83, 129. 

Dupetitrieux  (Gilles),  jard.,  507,  647, 
762,  878. 

Dupont  (Jeronime),  fille  de  Nicolas,  i35, 
282 , 427,  566,692,  806 , 921,  io3o, 
1 1 35 , 1246. 

(Louis),  tap.  à la  Savonnerie,  1, 

5,  8,  12,  58,  61,  63,  66,  i43, i47, 
204,  205,  208,  867,  969,  1080, 
1190. 

(Nicolas),  gentilhomme  ordinaire 

de  la  Vénerie  du  Roi,  i35,  282,  427, 


Eau  à boire  pour  le  régiment  du  Roi 
(Etablissement  de  conduite  d’), 
525. 

de  fleur  d’orange  fabriquée  à l’o- 
rangerie de  Fontainebleau,  897,  899, 
1116. 

retenue  par  des  bottes  de  foin  et 

d’herbe,  53 1. 

Eaux  (Rois  emporté  par  les  grandes), 
3g4,  53i,  779. 

(Dégâts  causés  par  les  grandes), 

101,  299,  3i6,  36o,  39a,  53 1 . 

(Écoulement  des),  526,  597,  672 , 

774.  , 

(Ecoulement  des)  dans  l’étang  de 

Vineennes,  482. 

croupissantes  (Écoulement  des), 

252. 
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566,  692,  806,  921,  io3o,  n35, 
1246. 

Dupré,  sc.,  33 1,  472. 

tap.,  3o. 

ter.,  i4,  67. 

Dupuis  fils  (André),  jard.,  3g,  71,  179, 
216,  324,  358, 463. 

ou  Düpuy  (Antoine),  ser. , n5, 

261,  543, 674,  790,  904,  926,  ioi3, 
io34,  1120, 1229. 

(Henry),  jard.,  39,  70,  179,216, 

297,  323,  358,  463,  6o5,  722,  84i, 
g48 ; ses  héritiers,  g48. 

(Méderic),  garçon  jard. , 801. 

fils  (Philibert),  jard.,  89,  179, 

297,  321,  464,  722,  84i,  948,1029, 
ii32, 1170,  1243. 

marchand,  1178. 

(Logement  du  sieur),  1070,1182. 

Düpuy,  voit.,  322. 

Durand  (Denis),  jard.,  76. 

(Jacques),  chanoine  do  Saint- 

Benoît  à Paris,  347,  483. 

(Jean),  taillandier,  79,  97,  222, 

370,  387,  649. 

(Pierre),  marchand  do  toile,  176. 

ter.  glaiseur,  23,  161,  307. 

Durel  (Nicolas),  treillageur,  24,  5g, 
162,  3o6,  3i6,  455. 

(Pierre),  jard.,  3,  442,  507, 

585,  647,  703,  714,  834,  g34,  g42, 
I io44,  io53 , n53,  n63. 


E 

Eaux  pluviales  (Écouloment  des),  90, 
i83, 374. 

(Élévation  des)  dans  l’étang  do 

Trappes,  i4g,  1 54 , 209,  212. 

(Fossés  pour  l’écoulement  des), 

32- 

(Fuites  d’),  129,  i35,  3 1 5 , 6o4, 

754, 887. 

dans  les  étangs  (Rigoles  pour  ad- 
duction des) , 4o4. 

bâtardes  ( Fossés  pour  l’écoulement 

des),  714. 

conduites  dans  le  parc  de  Meudon 

et  les  étangs,  672. 

des  bateaux  (Épuisement  des),  33. 

de  l’étang  de  Luciennes  à la  Ma- 
chine (Écoulement  des),  861,  974, 
io83, 1195. 
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Durey  de  Vieuxcour  (Jean-Baptiste),  tré- 
sorier général  des  Bàtimonts,  i36, 
283,  428,  439,  58 1 , 704. 

Duru,  concierge  et  garde-meuble  du  châ- 
teau de  Vineennes,  282,  4q2,  564, 
689,  8o4,  8o5,  918,  1027,  n34, 
1243. 

Dütertre,  concierge  de  l’appartement  de 
l’Extraordinaire  des  guerres,  à Fon- 
tainebleau, 1008,  11 33. 

concierge  des  écuries  du  duc  de 

Bourgogne,  1243. 

Dutillet  (Charles),  prop.  à Saint-Ger- 
main, 629 , 743. 

Dutout  (Louis),  ser.,  896. 

Du  Trier  ou  du  Triyier,  garde  des  ri- 
goles, 121,  266,  4i6,  557,  685,799, 
912,  1022,  1128,  1237. 

garde  de  l’étang  de  Trappes  et 

d’Arcy,  6o4,  799. 

Duval  (Claude),  couv.,  57,  201,  347; 
sa  veuve,  491. 

(Pierre),  voit.,  53i,  658,  778,  77g, 

891,  ioo3,  1111,  1220. 

(Simon),  ter. , 23, 168,  307,  442, 

585. 

marchand  de  toiles,  3i3,  83 1. 

Du  Vernay  (Joseph-Guichard),  anato- 
miste, 55,  72,  i5o,  198,  210,  217, 
344,  362,  488,  740,  858,  972, 
ngi. 

Du  Vyon  (Thomas),  ser.,  384. 


Eaux  de  l’étang  de  Trappes  conduites  à 
Versailles,  749,  8i5. 

de  l’étang  du  Val  conduites  ou 

moulin  de  Launay,  749,  81 5. 

des  étangs  de  Meudon  (Rigoles 

pour  amasser  les),  542,  789. 

du  marais  do  la  Voise  con- 
duites dans  la  rivière  de  Maintenon , 
634. 

des  mares,  389. 

d’orage  (Brèche  faite  à une  digue 

par  des),  3i6,  455. 

de  la  plaine  de  Saclay  conduites  à 

Versailles,  1 1 46 , 1200. 

de  la  retenue  de  la  Renardière 

(Inondations  des),  1 1 6*3. 

de  la  rigole  de  Coupe-gorge 

(Écoulement  des),  715. 
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Eaux  de  la  rivière  de  Bièvre  (Machine 
élévatoire  des),  749,  8 1 5. 

de  la  rivière  d’Eure  conduites  à 

Versailles,  768. 

de  source,  101,  10A. 

de  source  (Écoulement  des),  391. 

perdues  des  puisards  de  la  ma- 
chine de  Seine,  390,  891. 

répandues  dans  une  cave  (Épuise- 
ment des),  46a. 

retenues  par  une  chaussée  (Égout- 

lage  d’),  409. 

sauvages,  33 , 177,  327,400,509, 

5io. 

Ebauchoirs  (Fourniture  d’),  890. 
Kboulement  d’aqueduc,  81. 

de  la  cascade  de  Marly,  874. 

de  mur,  101. 

de  terres  glaises,  877. 

lihoulis  (Comblement  d’),  83,  326,  5o3, 
9A1,  984,  io53,  1091,  1097. 
Ebourgeonnage  d’arbres,  77,  220,  221, 
870,  5oo. 

Ecaille  de  tortue  piqué  d’or  (Étui  d’), 
33g. 

de  tortue  (Tasse  d’or  garnie  d’), 

33g. 

Echafaudage  des  baldaquins  des  Bains 
d’Apollon,  1160. 

pour  sculpteurs  et  rocailîeurs, 

5l2. 

Echafaudages  au  château  de  Marly,  686. 

au  château  de  Meudon,  548,  54o, 

1139. 

pour  l’église  des  Invalides,  845, 

954,  io65,  1174,  1175. 

Echalas  (Fourniture  d’),  86,  220,  229, 
243,  374,  453,  5o4, 647,  874, 883, 
893,  1201,  1215. 

(Treillages  d’),  8,  63,  76,  i63, 

307,816,  366,  442,  455,498,  636, 
760,  761,  768,  869,  934,  980,1087, 
nos,  1 1 5 4 , n63. 

de  bois  de  châtaignier,  387. 

de  bois  de  chêne,  985,  1102, 

no4. 

Echantillons  de  marbre,  420. 

de  pierre  dure,  686. 

Échard  (Louise),  veuve  Lemaire,  jard. , 
562. 

Échelles  (Fourniture  d’),  169,  243, 
3i3,  373,  387,  621,  53 1 , 767,  769, 
87A,  1205. 

doubles,  3o. 


Échelles  en  bois  de  châtaignier,  97. 
Echenillage  d’arbres,  870,  982. 

Éclisses,  452. 

Ecluses,  200,  347,  628. 

Eclusiers  de  Maintenon,  121,  200,266, 
347,  4io,  55o,  628. 

Ecopes  (Fourniture  d’),  590. 

Ecosse  (Marbre  d’),  1149,  n5o,  1187. 
Ecquilly  (M.  d’),  53g. 

Écriteaux  des  fontaines  du  Labyrinthe , à 
Versailles,  590. 

indicateurs  de  routes,  328. 

Ecrous  (Fourniture  d’),  666. 

Ecurie  du  Roi  (Grande),  rue  Saint-Ho- 
noré, i85, 186, 296,  333,  335,  422, 
476,  6i5,  616,  731,  732,  848,  849, 
959,  1068,  1070, 1182,  1193. 

(Logement  et  manège  des  pages  et 

écuyers  de  la  grande),  5i,  71,  186, 
191,  217, 2g5,  34o,  356  ,491,  628  , 
742,  860,  974,  io83,  ng3. 

(Petite),  rue  Saint-Honoré,  i85, 

186,  333,  335,  476,  616,  7 3 1,732, 
849 , 1070,  1182. 

( Logement  des  officiers  de  la  petite  ), 

1 143 , 1197. 

Ecuries  de  Monseigneur,  rue  Saint-Ho- 
noré, 43,  44, 45, 46,  5i,  1 85 , 186, 
191,  334,  335,  34o,  475,  476,  48 1 , 
6i5,  616,  731,  782,  849,  1068, 
1070, 1182. 

Ecuyer  (Logement  du  Premier),  11 43. 
Egypte  (Canes  d’),  pour  la  Ménagerie, 
573,  817,  866,  867,  n45,  1199. 

(Marbre  vertd’),  3o4,  678,  579, 

618,  1147. 

(Rats  d’),  n45,  1199. 

Elagages  d’arbres  des  routes  et  avenues, 
17,  76, 80,  86,  128,  221,  223, 274, 
366,  368,  4ig,  600, 548,  559,  676, 
636,  637,  672,  687,  702,  753,  767, 
819, 871,  980,  g3i, 98a, 985, ioa4, 
1096,  1147. 

Em,  tap. , 1178. 

Embrasures  de  roues,  392,  527,  53i, 
660,  775,  889. 

Emeri  (Fourniture  d’),  344. 

Émoxd  (Jacques),  pêcheur,  586. 
Emondages  d’arbres,  3oi,  366,  676, 

1 1 5a, 

Emprunt  contracté  pour  payer  les  dé- 
penses des  Bâtiments,  6o4. 

Enceinte  de  Paris  faite  en  1662,  699, 
746. 


Encre  (Fourniture  d’) , 4i8,  46 1,  658, 
604,720,  800,  839,  916,  952,  953, 
1024,  io64,  1122,  1129,  1239. 

de  Chine,  bb'],  667,  729,  1216. 

Enfants  de  bronze  doré,  85 1,  853,  965. 

de  plomb,  1073,  1074,  n84, 

11 85. 

Enfants  jardiniers  (Les),  tab. , 971. 
Engard  (Charles-François),  compagnon 
fontainier,  1170. 

(Guillaume),  compagnon  fontai- 
nier, 1170. 

Enlèvement  d’Europe  (L’),  tab.,  100, 
210. 

de  Proserpine  par  Platon,  groupe 

de  marbre,  44,  5o,  5i,  i84,  188, 
189,  217,  299,  3o5 , 339,  34o , 
478. 

Enqüier.  — Voy.  Angdier. 
Entresillonnements  (Pose  d’),  25. 
Entretoises,  26,  226. 

Epernon  (Canal  d’),  121,  438. 

(Moulins  sur  la  rivière  d’),  1 5, 68 , 

, 69. 

Éperons  do  digues,  100 , 101,  io4,  773, 

888. 

Epierrage  de  route,  5io. 

Épine  (Chantier  de  1’),  749. 

Epine  blanche  (Plant  d’),  219,  367. 
Épines  (Arrachage  d’),  58. 

(Cépées  d’),  376,  38a,  5ii. 

( Gros  treillage  garni  d’),  109t. 

(Haies  d’),  757,  1008. 

pour  armer  les  arbres,  669,  760. 

Epte  (Rivière  d’) , 80. 

Équipages  (Fourniture,  garde  et  vente 
d’outils  et  d’),  1 6,  19 , 120, 106,  1 83 , 
200,266,  3o3,  45a,  663,  817, 1211. 
de  la  chapelle  du  château  de  Ver- 
sailles, 802. 

de  chasse,  53g. 

de  feu  d’artifice,  1076. 

de  fontaines,  26t. 

delà  machine  de  Seine,  io4,  io5, 

a5o,  349,  395,  5a8,  629,  55o,  662, 
687,  777,  779,  8gt,  ioo3,  îito. 
1180. 

de  navires,  622, 

de  la  rivière  d’Eure,  3oa,  3o3 , 

347,  4io,  437,  438,  576,  701,  819, 
g3o, io4i,  1147. 

pour  peser  des  figures  de  bronze , 

855. 

pour  planter  des  arbres,  5g4. 


Équipages  pour  transport  de  marbres, 
763  , 8^7,  855,  856. 

pour  sortir  les  orangers,  3i3, 

71 1,  g4o,  io5t. 

Érables,  74. 

Ergot  (Jacques),  marbrier,  11,  20,  29, 
65,  Soi,  338,  Ü9,  5i8,  577,  678, 
579,  584,  5g3,  729, 820,  853,  966, 
1178. 

père  et  fils,  marbriers,  620. 

Erreurs  de  calcul , 62  , 11 00. 

Escalier  de  marbre,  733. 

Escarpements  de  la  foret  do  Saint-Ger- 
main, 83,  1091. 

Escarpolette  à Marly  (Construction  d’), 
86, 734. 

Escooffieu  (Florent),  dit  Lionnois,  ter., 

3 1 6 , 7 1 4. 

Escoupes  (Fourniture  d’),  46o,  661, 
664. 

Eslancourt  (Rigolo  et  bois  d’),  i4g,6o4. 
Esmery  (Louis),  garçon  jardinier,  345, 
488,  62a,  740,  858,  971. 

(La  veuve  Mathieu),  occupée  aux 

pompes,  io5. 

concierge  du  château  de  Com- 

piègno , 89,  182,  828,  468,  608, 
725,  843,  901,  io65,  1173. 

Esmont  , men. , g36. 

Espagne  (Cire  d1),  46i,  6o4,  720,  83g, 
962,  953,  io6i,  1173. 

(Genêts  d’),  218. 

(Jasmins  d’),  72,  216,  280,  297, 

358,  4a 5 , 566, 69a,  Soi,  8o5, 917, 
1029,  1132. 

(OEillets  d'),  74. 

(Oyettes  d’),  n44,  1198. 

(Portrait  de  Louis  XIV  envoyé  en), 

83a. 

■ (Roi  d’),  son  portrait  par  Rigault, 

787,  827,  85 1 , 1071. 


Fables  d’Esope  du  Labyrinthe  de  Ver- 
sailles (Ecriteaux  des),  28. 

Fagon  ( Guy-Crescence  ) , premier  médecin 
du  Roi,  démonstrateur  au  Jardin 
royal , 55 , 1 98 , 345 , 488 , 62a , 858 , 
971,1191;  son  jardin  à Marly,  759, 

iog4. 

Fagots  (Fourniture  et  achat  de),  56, 
n3,  199,  3oi,  345,  392,  075,  702, 
757,  819,  930,  931. 
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Espaliers,  82. 

Esquisse  en  petit  du  portrait  en  pied 
de  Louis  XIV,  827. 

Essains  , intendant  et  ordonnateur  liiennai 

des  Râliments,  i36,  i38,  283,  428, 
567. 

Esserpillage  de  charmille,  671,  1228. 
Estampage  en  terre  des  monstres  marins, 
190. 

Estampes  (Gravure  d’),  4g,  34o. 

( Livres  d’ ) , pour  les  pavillons  des 

globes  de  Marly,  1075,  1077,  1187. 

du  portrait  de  Louis  XIV,  ig4. 

gravées  de  l’église  des  Invalides, 

1178. 

Estlier  (La  Reine),  tab. , 187,  188. 

Kstienne  (Pierre),  marbrier,  583. 
Estimation  insuffisante  d’un  terrain,  573, 

63i. 

Estrade  en  bois  de  rapport,  1 1 1 5. 

Étain  (Fourniture  d’),  61,  25o,  856. 
Étang  (Seigneurie  de  F),  434,  494. 
Étang-la-Vüle  (Paroisse  de  1’),  978. 

Étangs  (Fauchage  d’herbes  sur  les), 

4og, 

. du  Roi  (Grains  recueillis  sur  les 

terres  labourées  dans  les) , 73. 

Été  (L’),  portière  de  tapisserie,  739, 
856. 

(L’),  tab.,  478. 

Étètement  d’ormes,  982. 

Étoffes  teintes  pour  Mn,c  de  Maintenon, 
62  3. 

Étoupes  (Fourniture  d’ ) , 768. 
Etrésillonner,  i63. 

Étudiants  de  l’Académie  des  Gobelins, 
52 , ig5,  343 , 487,  858 , 969 > i°8o. 

do  l’Académie  de  peinture  et  de 

sculpture,  5,  55,  199»  345,  48g, 
627,  74o,  741,  85g,  972,  1123, 
1127,  1192, 

F 

Fagots  de  bois  blanc,  438. 

d’orme,  438,  g85,  1147. 

Faïence  de  Hollande  (Carreaux  de),  36, 
i3o,  169,  276,  3i3,  321,  45i, 
654. 

(Vases  de),  12,  66,  220. 

Faisanderies,  3,  33,  34,5g,  110,112, 
n5,  119,  170,  172,  180,  266,  317, 
4oo , 463,669,785,815,900, 1010, 
1116,  1226. 
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Étui  d’écaille  de  tortue  piqué  d’or,  339. 
Eure  (Aqueduc  pour  amener  les  eaux  de 
la  rivière  d’)  à Versailles,  i5,  120, 
121,  265,  266,  268,  353,  4io,  439, 
55o,  679,  748,  795,  8i3, 81 4,  854, 
864,  865,  908,  1017,  1122,  1123, 

1 132. 

(Carte  des  travaux  de  la  rivière  d’ ) , 

46 1. 

(Cygnes  de  la  rivière  d’),  5oo. 

(Digue  du  eanal  de  la  rivière  d’), 

438. 

(Dépenses  et  travaux  de  la  ri- 
vière d’),  80,  120,  121 , 265,  266, 
4io,  46i,  54g  , 56o,  634,  679,  796, 
801,  908,  1017. 

(Ecluses  sur  la  rivière  d’) , 121, 

55o, 679. 

(Gages  des  employés  à la  rivière  d’), 

120,  121,  265,  266,  4io,  55o,  679, 
907,  908,  1017,  1123,  1282. 

(Lignes  de  la  rivière  d’),  120, 

265,  266,  54g,  679, 795. 

(Maisons  du  village  de  Maingom- 

mois  enlevées  par  l’inondation  de  la 
rivière, d’ ) , 634. 

(Pèche  de  la  rivière  d’),  18,22, 

160,  437,  575,  701,  930,  io4i, 
1147. 

(Transport  à Marly  de  truites 

pêchées  dans  1’),  884. 

Évangélistes  (Statues  des  quatre)  aux 
angles  du  dôme  de  l’église  des  Inva- 
lides, 329,  33o. 

Examens  do  procédures,  736,  835, 

1076. 

de  titres  et  contrats  par  un  notaire 

et  procureur,  484,  736,  854,  967. 

1188. 

Exposition  de  peinture  au  Louvre,  478, 

1189. 


Faisans  (Rlé  pour  la  nourriture  des), 
109,  255,  397,  534,  667,  784,  899, 
1009,  1 1 15  , 1224. 

mis  dans  les  parquets  de  Fontai- 
nebleau, 109. 

Falet  (Pierre),  marinier  de  rame  du 
canal  de  Versailles,  91 3. 

Fantons , fers  pour  soutien  des  corniches , 
960. 

Fargis  (Seigneurie  du),  435,  4g5. 
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Fasseau,  maître  rouîier,  34o. 

Fauconnier  (Jean-Baptiste),  vilr.,  371, 
C39 , 705, g84. 

Faüdecx  (Louis) , ter.,  47/1. 

Faury  (Jean),  charp. , scieur  de  iong, 
4oo , 536 , 787. 

Fauveau  (Philippe),  prop.  à Maintenon, 
aoo,  347,  638. 

Fauves  (Haies  d’épines  pour  empêcher  ia 
sortie  des  bêtes),  767. 

Fadvet,  couv. , 975. 

Fay,  taiileurde  pierres,  687,  803, 

Faydy,  tailleur  d’habits,  6o3,  84o,  953, 
1168. 

Felibien  (André),  historiographe,  archi- 
tecte et  garde  des  antiques,  46,  i36, 
384,  439,  489,  568,  636,  694,741, 
808,  859,  933,  973,  io3i,  1081, 
n36,  1178,  1193,  is48;  son  loge- 
ment, 46,  186,  335,  476,  616,  733  , 
960,  1070 , 1183. 

(Jean-François),  garde  du  magasin 

des  antiques,  1 36 , 384,  439,  568, 
694,  808,  933,  io3i,  n36,  is48. 
Félix  (Florent),  ter.,  s3,  3s,  33,  171, 
177,  11 53;  sa  veuve,  3 1 5 , 3s6,  454, 
585,  597,  704,  714,  833,  834,  9,34, 
p4s,  94s, io53,  1060,  1162,  1169. 

(Maison  du  s'),  aux  Moulineaux, 

453 , 454,  596. 

Fenel  (La  veuve),  scr. , 600,  717. 
Fenouillet,  chaudronnier,  79,  333, 370. 
Fer  (Appuis  de),  65o. 

(Armatures  de),  1069. 

(Assemblages  de  comble  on),  764. 

(Balcons  de),  3n,  446,  543, 

588,  674,706,  708,  765,  766, 767, 
880,  992,  1098,  1099,  n85,  1210, 
1213. 

(Balustrades  de),  i85,  23g,  334, 

5 1 4 , 880,  1 1 54. 

(Barrières  de),  234,  600,  601, 

64g. 

(Brides  de),  384,  4o5. 

(Conduites  de)  et  de  fonte  de  fer, 

4o,  71,  109,  n3,  n4,  1 46 , 1 48 , 
i54,  i55, 176,  181,  207,  208,  2 1 3 , 
244, s54,  35g,  260, 291,  296,  297, 
320,  325,  352,  357,  358,  36i,  362, 
398,  4o4,  45o,  465,  535,  56o,  5g3, 
594, 607,  668,  672,  711,  733,  775, 

77^  778,  783,  789,813,814,830, 

842,  864,  865,  898,  g 3 9 , 940,  949, 
988,  1008,  io5o,  1062,  no4, 1106, 


in5,  1119,  1159,  1160,  1171, 

1224,  1229. 

Fer  (Contre-cœurs  de),  1098. 

( Crapaudines  de  fonte  de),  776, 

892. 

(Fourches  de),  99. 

(Grilles  de),  26,  180,  383, 463, 

880,  904, g36. 

(Ouvrages  et  fournitures  de  gros), 

7,  i5,  60,  62,  63,  68, 72, 93,  io3 , 
i5o,  207,  210,  225,  239, 249, 261, 
383,  393,  394,  44o,  5i4,  529,649, 
65o , 764,  765,  880,  947,  g54,  991, 
993,  io46,  1098,  11 45, 11 55,  n65, 
1199,  1210. 

(Panneaux  de  fil  de),  1216. 

(Pilastres  de),  i63,  i65. 

(Poêles  de  fonte  de),  173,  261. 

(Portes  de),  26,  543,  674. 

( Rampes  de  ) , 302 , 3 1 1 , 445,  446 , 

447,  543,  588,  678, 674,  711,  781, 

1 1 55. 

(Râteaux  de),  g3,  662,  1210. 

(Treillages  de  fil  de),  8,  5 1,  53, 

63,  97,  119,  168,  191,  3i3,  34 1 , 
372,  409,  452,  548,  54g,  594,  6o3, 
719,  769,  83g,  g4o,  g85,  io5i, 
1069,  1 io3, ia3i. 

(Treillis  et  ouvrages  de  fil  de),  61, 

62,  97,  119,  177,  3i4 , 372,  387, 
46o, 462,640,719, 940,998, 1016, 
no3,  1123,  1168. 

(Trépieds  do),  992. 

(Verges  do  vitres  de),  726. 

(Vitraux  de),  io65. 

blanc  (Ouvrages  de),  io5g. 

de  Nivernais,  249,  629. 

en  lame,  3g3. 

plat  (Bassins  de) , 765. 

plat  (Fourniture  de),  io4, 3g3. 

poli  (Garde-feu  de),  4o6. 

poli  (Tringles  de),  3oi. 

Féron  (Guillaume),  ter.,  voiturier,  236, 
443,  648,  761,  877,  989. 

(Louis),  voit.,  893. 

Ferrand,  vitr. , 322. 

Ferré  (Les  héritiers  de  Pierre),  868  , 
978- 

Ferret  (Mathurin),  ser.,  992,  1210. 

manœuvre,  687. 

Ferrière  (Pierre),  marchand  de  bois, 
775- 

Ferron  (La  veuve),  nattière,  758. 

Ferrures  de  bronze,  3 1 1,  446 , 447,  448 , 


546,  589,  5go,  826,  85 1 , 852,  853, 
906,  io5o, 1159 , 1186. 

Fers  (Fourniture  et  vente  de  vieux), 
17, 18,  19, 21,  i56,  157,160,  i83, 
207,  3oi,  3o2 , 3o3 , 3o4 , 3o5,  353, 
437,  438,  4 4 1 , 5i4, 674, 776, ii47, 
1161,  119g. 

à souder,  620. 

corroyés,  9,  64. 

et  ferrures,  81,  116,  453,  629, 

601,  662,  674,  731,  776,  825,  827, 
861,  890,  904,  960,  1002,  io35 , 
io48,  1075,  1099,  1109,  ii55, 
1210. 

façonnés,  854. 

façonnés  en  boulons,  629. 

Fervaches  (Moulin  de),  i5. 

Fesand  ou  Fezzen  ( Brebis  du  royaume 
africain  du),  11 44,  1197. 

Fessart.  — Voy.  Deslauriers. 

Fete-Dieu  (Poteaux  et  planches  pour  la), 
5i,  82,  336,  371,  5o2 , 638,  754, 
872 , g83,  1090,  1203. 

(Reposoirs  pour  la),  198,  34o, 

484 , 622 , 626 , 787,  74o  , 855 , 858 , 
967- 

Feu  d’artifice  pour  le  mariage  du  duc 
de  Bourgogne,  169,  170,  i85,  191. 
194, 333. 

pour  la  paix,  277. 

tiré  à Versailles  le  7 décembre 

1697,  342 , 420. 

tiré  à Versailles  en  1705,  11 64. 

Foux  d’ artifice,  4 , 5 , 9 , 29  , Go  , Gi , 04. 
i85 , 191,  ig4, 277, 342. 

do  Marly,  1069,  1068,  1076, 

1078,  1097,  1098,1100,1103,1106, 
n3o,  1193. 

de  Meudon,  io55,  1057,  1009, 

1060,1068,1078,  n3o,  n4o,  1 1 4 1 , 
1192. 

Fiat  (Jean), garçon  fontainier,  547,  628, 
678,  742,  793,  860,  974,  1016, 
io83,  1121,  1194, 1231. 

(Louis),  fontainier  à Chavilie,  119, 

262  , 265 , 4o3,  4o8 , 409 , 539 , 54i , 
547,  671,  679 , 788  , 793 , 902 , 906 , 
1016,  1121,  1133,  ng4,  1231. 

jeune  (Louis),  fontainier,  io53, 

1121,  ia3i. 

Ficelle  (Fourniture de),  94,1059, 1110. 
Fiches  à double  nœud,  529. 

dorées,  5i5. 

Fiente  de  pigeon,  307. 


Fil d’arclial  (Ouvrages  et  fourniture  de) 
484,  6a i,  968. 

de  fer  (Ouvrages  et  fourniture  de) , ■ 

5 1 , i77,927,243,3i4,34i,387,548, 
54g,  653,  654,  719,  768,  83g,  884, 
947,  g85,  998,  1016,  io5i,  1069, 
no3,  1160,  1168,  1231. 

de  fer  (Panneaux  de),  1216. 

de  fer  (Treillis  de),  5 1 , 52,  63, 

97,  119,  168,  191,  3i3,  4og,  452, 
46o,  462  , 594,  6o3,  64o,  769,940, 
1122. 

- de  laiton  (Fourniture  de),  5i5, 

675,  769,  907,  947,  io55,  1160. 

de  laiton  (Panneaux  de),  3g8, 

1216. 

de  laiton  (Treillis  et  ouvrages  de), 

119,  168,  3i3,  3g8, 409, 452, 46o, 
594 , 5g5 , 6o3 , 83 1 . 

Filasse  (Fourniture  de),  769. 

goudronnée  (Fourniture  de),  387. 

Filles  de  Jethro  et  Moyse  (Les),  tab., 

676,  962. 

Filles  de  Sainte -Geneviève,  740,  858, 
979- 

Flabé  (Jean),  ter.,  32,  38,  171,  179, 

3 1 6 , 321,  327,  455,  463,  6o5,  716, 
722,  84o,  906,  942,  948,  io54. 
Flamand  ou  Flamen  (Anselme),  sc. , 8, 
48,  63,  189,  190,  3o2,  33o,  337, 
470,  48o , 5i8,  610,  618, 709,727, 
734,  852,  963,  964,  1072,  1177, 

1 184. 

fils,  sc. , 853. 

(Antçine) , charp. , 248 , 661. 

Flambeaux  de  cire  jaune  et  blanche,  37. 

dorés  (Fourniture  de),  627. 

Flammes  en  sculpture,  1157. 

Flandre  (Brouettes  et  louchets  fabriqués 
en),  5o6. 

(Ormes  de),  80,  224,  576. 

Fleurant  père  (Olivier) , jard.,  271;  sa 
veuve,  298,  35g,  673,  574,  63i, 
632,  812,  862,  928,  976,  1021, 
io38 , io85,  n43,  1197,  1233. 

fds  (Olivier),  jard.,  124,  270, 

4i5 , 553,  683,  801,  916,  1020, 
1233. 

Fleurs  (Achat  et  transport  de)  pour  les 
Maisons  royales,  74,  224,  635, 982. 

(Corbeilles  de),  990. 

(Pots  de  terre  cuite  pour  les), 

5 1 9. 

rares  (Jardin  et  pépinière  à Marly 
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pour  la  culture  des),  5 1 g , 522  , 642 , 
656, 770,  886,  997,  1215. 

Fleurs  rares  (Oignons  de),  770,  no5. 

rouges  (Plantes  de),  5 10. 

de  cuivre  (Guirlandes  de),  446, 

447. 

et  bouquets  (Peinture  et  dorure 

de),  447,  496. 

et  fruits  (Tableaux  de),  85o , 962 , 

io38. 

et  fruits  peints  sur  moire  de  soie, 

52. 

Fleury  (Francisque),  modèle  de  l’Aca- 
démie des  Gobelins , 858. 

p.  962. 

modèle  servant' aux  travaux  de  l’é- 
glise des  Invalides,  1067. 

cordier,  855. 

Fleuve,  stat. , 882. 

Flore,  stat.,  5g5,  620. 

tapisserie,  624. 

Terme,  963. 

et  Zéphire,  tab.,  85i. 

et  Zéphire,  groupe,  734,  735,994. 

Floret,  doreur,  8 5 1 . 

Foin  (Fourniture  de),  5 1 9 , 53 1,  892, 
998 , ioo4,  1111. 

(Graine  de),  259,  263,  409, 677, 

793- 

Foins  (Récolte  de) , 438 , 6o4 , 702 , 720, 
721,  820. 

Follain  (Pierre),  marchand  de  toile, 
020 , 578. 

Fonceaux  (Etang  des),  près  Meudon , 

112,113,  260  , 549. 

Foncré  (André),  compagnon  charp., 
802. 

Fonderie  du  sieur  Keller  à l’Arsenal  ,46. 

de  la  statue  équestre  de  l’hôtel  de 

Vendôme,  1 83  , ig3. 

Fontaine  (Charles),  ter.,  226, 372, 5o3, 
989,  iog5,  1096,  1208. 

(François),  ser.,  45-,  i85,  334, 

616 , 731,  848 , 959 , 1181. 

(Louis),  ter. , 372. 

Fontainebleau  : abreuvoir,  74g. 

allée  au  pourtour  du  parc,  532, 

565. 

allées  et  palissades,  i3i,  280, 

42  4,  42  5 , 426 , 565 , 691 , 806,  920, 
1029 , 1 1 33 , 1245. 

antichambre  du  Roi,  781. 

appartement  de  M.  le  Duc,  779, 

781, 1007, 


1299 

Fontainebleau  : appartement  de  Mm'  df. 
Bourgogne,  253. 

appartement  de  TExtraordinaire 

des  guerres,  1008. 

appartement  de  la  princesse  de 

Conti , 157,  159,  193,  253,  254, 
397- 

appartement  de  M'"'  de  Maintenon, 

1116. 

appartements  de  Monseigneur  et 

du  Prince,  689. 

appartements,  534,  667,  m5. 

aqueduc  conduisant  les  eaux  des 

fontaines  et  des  rues  à l’abreuvoir, 
7% 

aqueduc  de  la  Madeleine,  2 54. 

aqueducs  des  Plues,  106. 

basse-cour  du  Cheval  blanc,  1 33 , 

282,  427,  567,  693,  807,  921,  io3o, 
n35,  1246. 

basse-cour  des  cuisines , 1 32 , 282, 

427,  566 , 693 , 807, 921,  io3o,  1 1 35, 
1246. 

bateaux,  70  , i3i,  2i5,  276 , 281, 

426 , 494,  558 , 565,  632  , 691,  746, 
806,  864,  920,  977,  1029,  1086, 
n34,  1198,  1245. 

bâtiment  nouveau  (Construction 

de),  779, 781,  782,  784,  802, 893, 
8g5,  896,  gi4. 

bâtiment  nouveau  (Projet  de), 

689. 

bâtiment  neuf  de  la  cour  de  la 

Conciergerie,  782,  788,  784. 

bâtiments  commencés  (Cessation 

de),  4ig. 

bois  Bréau,  107. 

cabinet  du  due  de  Bourgogne, 

397- 

cabinet  du  Roi,  108. 

cadran  solaire,  27b. 

canal  (Grand),  i3i,  281,  56o, 

gi3,  917,  1026,  1129,  1239. 

. canaux  et  étangs , 70,  i35,  2i5, 

426,  4g 5 , 533,  565,  632,  691, 8o5, 
865,  920,  1028,  n33,  1198,  1244. 

carpes  et  cygnes,  70,  i.33,  21 5, 

280 , 424,  425 , 495 , 565 , 632 , 691, 
746,  806,  865,  920,  977,  1029, 
1086 , n34,  1198 , 1245. 

chapelle,  782,  8g5,  897,  898, 

1007. 

Charité  d’Avon  (Religieux  de  Tbô- 

j pital  de  la),  i33,  280,  424,  425. 
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565,  691,  806,  920,  1029,  1 1 33 , 
1245. 

Fontainebleau  : Charité d’A von  (Réservoir 
de  la),  4,  60. 

(Château  de),  3,  6,  106,  107, 

108,  109,  i38,  i46,  191,  206,252, 
253,  254,255,  292,  352,  356,  36 1, 
396,  397,  398,  399,  43 1 , 532, 533, 

534,  535,  556,  565,  57o,  664,  665, 

666,  667,  668,  692,  696,  709,  711, 
779,  780,  781,  782,  784,  806,  810, 
829,  8g3,  894,  8g5,  896, 897,  898, 
899,  925,  ioo5,  1006,  1007,  1008, 
1009,  1010,  1024,  1029,  io33, 

1112,  in3,  in4,  in5,  1116, 

n34,  n38,  n55,  1221,  1222, 

1223,  1224,  1225,  1244, 1247. 

château  neuf,  921,  n34,  1245. 

chenil  (Construction  d’un)  pour 

les  chiens  de  la  louveterie  du  Roi , 
532. 

— — chenil  neuf,  282,  427,  567,  693  , 
807,  921,  io3o,  n35,  1246. 

chenil  (Canaux  du),  i3i,  281, 

426. 

chenil  (Vieux)  converti  en  petite 

écurie,  i32,  282,  427,  567,  693, 
807,921,  io3o,  n35,i246. 

chenil  de  la  louveterie , 396. 

cloche  de  l’horloge,  856,  897, 

1009. 

conduites,  109,  254,  3g8,  535, 

666,  668,  783,  1008,  in5,  1224. 

cour  du  Cheval  blanc,  70,  109, 

i32,  2i5,  255,  281,  399,  426,  494, 

535,  565,  632,  668,  691,  746,  784, 
806,  865,  898,  921,  977,  1008, 
1029,  1086,  in5,  n34,  1198, 
1225,  1245. 

cour  de  la  Conciergerie,  i32 , 255 , 

399,  535,  782,  783,  898. 

cour  des  cuisines , 255. 

cour  des  fontaines,  i32,  255, 

3gg,  535,  668,  784,  898,  1008, 
in5. 

cour  des  offices,  109,  3gg,  535, 

668,  784,  898,  1008,  in5,  1225. 

cour  de  l’Ovale,  i32,  255,  399, 

535,  668,  898,  1008,  in5,  1225. 

cour  de  la  Surintendance,  i32. 

cours  à côté  du  Fer  à cheval, 

132. 

cours  et  galeries,  399,  426,  566, 

693,  807,  921,  io3o,  1 1 35 , 1246. 


Fontainebleau  : couverture  d’ardoise , 1 33 , 
280,  424. 

couverture  de  plomb,  691,  806, 

920,  1029, 1 1 33. 

démolition  du  bâtiment  de  la  mi- 

voix  dans  le  parc,  819. 

démolition  du  château,  438. 

distillation  de  fleurs  d’oranger,  397, 

899,  1116. 

écurie  (Petite),  i32,  282,  533, 

567,  6g3,  921,  io3o,  n35,  1246. 
écuries,  3g 5, 

— — écuries  du  duc  de  Bourgogne, 
1008, it33,  1243. 

écuries  de  la  Reine,  i3i,  281, 

426. 

écuries  des  gardes  du  corps  à la 

Coudre,  396 , 532,  533. 

écuries  des  gardes-suisses,  396. 

écuries  de  la  Surintendance,  i32. 

église  paroissiale,  781,  782,  897. 

église  paroissiale  ( Agrandissement 

de  la  sacristie  de  1’),  899. 

escaliers  du  château,  255,  3gg, 

535, 898. 

espaliers  du  parc,  i33, 280,  424, 

425,  565,  691,  806,  920,  1009, 
1029,  1112,  n33,  1245. 

faisans  mis  dans  les  parquets,  109. 

fontaines,  70,  i33,  2i5,  280, 

424,  425,  494,  565,  632,  691,  746, 
806,  864,  920,  977,  1029,  1086, 
1198  , 1225 , 1245. 

foret  : croix  do  Saint-Hôront,  893. 

forêt  : croix  de  Vitry,  ioo5. 

- — - forêt  : futaies  et  taillis,  665. 

— forêt  : vente  du  Chêne  aux  chiens. 
397- 

fosses  d’aisances , 667. 

fossés  du  château,  109,  255, 

399,  535,  668,  784,  898,  1008, 
lll5,  1225. 

gages  des  officiers,  i3i , i32, 280- 

282,  424-426,  56o,  565,  691-693, 
898,  1028,  n33-ii34,  1224,1244- 
1247. 

galerie  des  cerfs,  1223. 

galerie  des  chevreuils,  8g5. 

galerie  de  François  Ier,  782 , 897. 

galiotes,  1009. 

glacières  du  château,  109,  399, 

536,  669,  784, 899,  1116. 

gratifications  aux  officiers , 16,70, 

i55,  2i5,  434,  492,  4g4,  573,  63i, 


632, 699,  746,  8i3,  864,  928,977, 
io38,  1039,  1086,  n44,  1198. 
Fontainebleau  : habitants  ,108,254,397- 
534,  667,  784,  1009,  in5,  1224. 

héronnières,  109,  255,  399,  535  , 

784,  898,  1008,  lll5,  1225. 

horloge  du  château,  254,  282, 

399>  ^97'  335,  667,  692,  6g3,  806, 
807,  897,  899,  921,  1009,  1029, 
io3o,  1 1 34 , n35,  1245,  1246. 

hôtel  d’Albret , i32,  2i5,  281, 

426 , 494 , 565 , 632 , 746 , 806 , 865 , 
990'  977-  1028,  1029,  1086,  n34, 
1198,  1245. 

hôtel  d’Ecosse,  532,  533. 

hôtel  de  Roquelaure,  i3i,  281. 

incendie  y arrivé,  899,  1024. 

jardin  de  la  Conciergerie,  i3i, 

281,  426,  565, 691,  8o5, 920, 1028, 
n33. 

jardin  de  l’Étang,  70,  i35,  2i5, 

494,  564,  632,  691,  746,  8o5,  864, 
920>  977.  1028,  1086,  n33,  1198, 
1244. 

jardin  de  l’Etang  ( Bâtiment  projeté 

sous  le  vestibule  du),  689. 

jardin  de  la  Fontaine,  1 35 , 426. 

jardin  do  l’hôtel  d’Albret,  i3i, 

281,  426,  565, 691,  8o5, 920, 11 33, 
1244. 

jardin  de  l’hôtel  de  Roquelaure, 

i3i,  281. 

jardin  du  Mail,  70,  2i5,  4g4, 

565,  63a,  74G,  8G4,  977,  108G, 
1198. 

jardin  des  Pins,  1 35 , 280,  424, 

425,  426,  564,  565,  691,  780,  8o5, 
920,  1028,  n33,  1244. 

jardin  de  la  Reine,  i33, 280,  424, 

564,  691,  8o5,  920,  1028,  n33. 

jardin  neuf,  i3i,  281,  426,  565, 

691,  806,  920,  1029,  n33,  1245. 

jardin  potager  et  fruitier,  i3i, 

2 1 5 , 281,  426,  565,  63i,  691,  698, 
745,746, 806,864,920, 977, 1029, 
1086,  1 133,  1245. 

jardins,  12,  66,  5oi,  780,  1201. 

jeu  du  mai!,  i3i,  281,  426,  536, 

691,  806,  920,  1029,  1 1 33 , 1245. 

jeu  de  paume,  398. 

logement  du  jardinier,  acquis  par 

le  Roi,  698. 

logement  du  sieur  d’EsiRECHr,  434 , 

493. 


Fo  ntainebleau  : logemen ts  du  château , 1 3 a . 

logis  de  la  fontaine  Belle-Eau, 

1 3 1 , a8i,  426,  565,  691,  806,  920, 
1029,  n34,  1245. 

— - magasin,  16,  160,  635. 

maîtrise  des  eaux  et  forêts,  i38, 

286, 43 1, 570,  696,  810, 925, io33, 
n38. 

■ ..  — ménagerie,  70,  216,  49  4,  63a, 
7/16,  865,  977,  1086,  1198- 

mobilier  du  château,  i3a,  282, 

/127,  566,  692,  921,  922,  io3o, 
n35,  ia46. 

orangerie  et  orangers,  76,  108, 

128,  i33 , i3g,  202,  254,  274,280, 
a83,  287,  348,  397,  419, 421,  4a 4, 
427,  43i,  492,  5oi,  55g,  56o,  564, 
566,  573,  63i,  688,  693,  698,  745, 
8o5 , 806,  812,  863,  899,  916,  920, 
921,  927,  976,  ioa4,  1028,  io3o, 
io38,  io85,  in3,  ni5,  1116, 
1128,  n35,  11 43,  1197,  1239, 
ia46. 

— — ouvriers,  899,  1009, 1116, 1225. 

palis  de  la  forêt,  107,  109, 2Ô2, 

a55,  298,  35g,  396 , 398,  533,535, 
665,  666,  668,780,783,  8g4,  898, 
ioo5,  1008,  1112,  in5,  1224. 

parc,  4,  60,  70,  109,  i3a,  i33; 

216 , a54,  280,  3g8,  4a4, 4a6,  496, 
63a,  535,  565,  63a,  665,  666,668, 
691,  746,  780,  783,  784,  806,  920, 
977,  1008,  1029,  1086,  in5,  n33, 
n34,  1198,  iaa4,  ia45. 

parc  (Démolition  du  bâtiment  de 

la  mi-voix  dans  le),  819. 

— parquets  de  la  forêt  (Les  onze), 
107,  108,  109,  i3o,  25a,  254,  260, 
276,  395,  396,  397,  398,  4ai,  53a, 
534,  535,  665,  666,  667,  668, 780, 
783,  784,  8g4,  898,  899,  914, 
1008,  1009,  1026,  ni4,  in5, 
1116,  n3i,  1224,  ia4a. 

parterre  du  Roi  appelé  le  Tibre  ou 

grand  parterre,  70,  i33,  2i5,  280, 
4a 4,  4g4, 564,  63i,  690,  746,  754, 
8o5,  864,  919,.  920,  977,  1028, 
1086,  n33,  1198,  1244. 

pavillon  de  l’appartement  de  Mon- 
seigneur, 1007. 

— pavillon  des  surintendants,  i3a. 

peinture  à fresque  et  à huile , 1 32 , 

565,  667,  691,  782,  8o5,  ni4, 
.1133,1244, 
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Fontainebleau  : perdrix  mises  dans  les 
parquets,  109,  iaa4. 

Pères  de  la  Mission,  5,  i4,  61, 

68,  i46,  i53,  207,  212,  294,  3oo, 
355,  363,  434,  437,  4g3,  4g6,  574, 
575,  632,  633, 699,  700,746,  747, 
813,817 , 864,  866,  928,  929, 977, 
1039,  io4o,  1086,  1087,  n43, 

n45,  1197,  1199- 

plans  des  appartements  du  château, 

667. 

pians  (Levé  de),  4i 8. 

plans  levés  par  le  sieur  Dorbay, 

1076. 

plants  d’arbres,  107,  252,  281, 

298 , 35g , 426,532, 665 , 780, 1 1 25 , 
1236. 

réservoir  d’Avon  ou  de  la  Charité. 

— Voy.  ci-dessus  : Charité  (Réservoir 
de  la). 

l’ocher  d’Avon,  107. 

rocher  près  des  palis  de  la  forêt, 

a53. 

rochers  (Routes  faites  dans  les), 

665,  780,  8g3,  ioo5 , 1112,  1221. 

route  nouvelle  dans  le  bois  du  Bas- 

Bréau,  107. 

route  nouvelle  dans  la  forêt  aux 

ventes  du  Chène-aux-chiens , 3g8. 

routes  de  chasse  et  autres  de  la 

forêt,  107,  109 , 253 , 255 , 3g5 , 399, 
532,  665,  668, 780,  783, 784,  802, 
898,  899,  ioo5,  1008,  1024,  in5, 
iaa4, iaa5. 

routes  dans  la  forêt  (Nouvelles), 

107,  532,  665, 780,  784,  893 , 89^1 
ioo5 , 1112,  1221. 

routes  de  la  butte  du  Monceaux, 

16. 

rue  de  l’Abreuvoir,  749. 

sculpture  sur  bois  pour  les  appar- 
tements, 783, 828,  897,  1007. 

séjours  de  Louis  XIV,  275,  396, 

399, 4ai,  558 , 56o, 688,gi3, 1022 , 
1026,  ll3l,  1242. 

surintendance  des  Bâtiments,  70, 

i3a,  207,  2i5, 276,  281,  426,  4g5, 
565,  632 , 691,  746,806,  865, 896, 
920,  977,  1029,  1086,  n34,  1198, 
1245. 

surintendance  des  finances,  70, 

107,  1 3a , 215,281,  4a6 , 4g4,  565 , 
632,  691,  746,  806,  865,  920,  977, 
1029,  1086,  n34,  11981  1245. 


1301 

Fontainebleau  : tableaux,  397,  782,  897. 

terrasses,  i32,  255,  399,  535, 

898. 

toisés  de  travaux,  914. 

transport  d’arbres  verts,  75 , 419 , 

4g8,  754. 

transport  de  chaloupes  et  barques 

de  Versailles,  ig5, 276,  420. 

transport  de  chambranles  du  bâti- 
ment neuf,  784. 

transport  de  cheminées  de  marbre , 

ig3. 

transport  de  contre-cœurs  de  che- 
minées de  Versailles,  719. 

transport  d’orangers  à Sèvres,  76. 

transport  de  pierres,  5g. 

tribunes  du  château,  667. 

Trinité  (Religieux  de  la),  i32, 

282 , 427,  566 , 692 , 806 , 921, io3o , 
n34,  1246. 

vieille  poste , 532. 

volière,  i35,  283 , 427,  566,  692  , 

806,  921,  io3o,  n35,  1246. 

voyages  du  sieur  Boutoille,  12 4i. 

voyages  du  sieur  Cailleteau,  56 1, 

1024. 

voyages’ du  sieur  De  Cotte  jeuue, 

689,  854,  899,  914,  1009,  1189, 
1224. 

du  sieur  Jardinet,  419. 

voyages  du  sieur  Lépée,  greffier 

des  Bâtiments,  91 4. 

voyages  du  sieur  Martin,  capitaine 

des  vaisseaux  du  canal  de  Versailles, 
558,  688,  913,  1022,  1129,  1239. 

voyages  du  sieur  Perrault,  4 19. 

voyages  du  sieur  Roncier  , 419. 

voyages  de  matelots  du  canal  de 

Versailles,  688,  9i3,  917,  1026. 
Fontaines  de  plomb,  48,  189. 
Fontainiers  de  Marly,  769. 

Fonte  (Contre-cœurs  de),  855. 

( Ouvrages  de),  1073. 

(Plaques  de),  83i. 

de  cloches,  897,  965,  1009. 

de  contre-cœurs  de  bronze,  735, 

853. 

de  cuivre,  392. 

de  statues,  48. 

Fontelle,  sc. , 7,  62. 

Fontenay  (Jean-Baptiste),  p.  — Voy.- 
Belin  de  Fontenay. 

(Henri-François),  p. , 1007,  in4,- 

1223. 
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COMPTES  DES  BATIMENTS  DU  ROI. 


Fonton,  marchand  de  bois,  1001. 
Fontvielle  (Pierre),  men.,  58,  5i3, 
6^9,  764. 

Forcoy  ou  Fourcroy  (La  veuve),  fon- 
tainier,  43,  i83,  33a,  474,  Ci 4, 
729,  847,  885,  g58,  io43 , 1067, 
1092 , 1179,  1205. 

Fordrin  (Alexis),  ser.,  116,  261,  3o5, 
4o5,  445,  457,  5i4,  543, 588,  65o, 
G74,  764,  765,  769,  781,  8i3 , 864, 
880 , 896 , 992. 

(François),  ser.,  i4, 67,  i85,  239, 

3o4,  334,  383. 

(Louis),  ser.,  992,  1098,  1210. 

Forest  (Michel),  jard.,  5io. 

Foret  (Martin),  charp. , 63o,  743. 
Forges  de  Champagne,  176,  291,  297, 
320,  358,  45o,  593,  8 1 3 , 8i4,  864, 
865. 

du  sieur  Desvaugoins,  83o. 

de  Guichy,  i55,  21 3. 

Formes  en  tapisserie,  1,  5,  8,  12,  58, 
61,  63,  66,  i43,  147,  2o4 , 205. 
Fossard  (Claude),  voit.,  75,  91,  236. 
Fosse  (Jacques),  calfateur,  4i,  181,  3a5, 
465,  56o,  607,  724,  843,  917,  961, 
io63 , 1172. 

Fosses  d’aisances,  3o,  36,  5o,  81,  97, 
1C8,  175,  191,  243,  3i4, 320, 321, 
339,  372,  386,  45 1,  46o , 482 , 5o4 , 
Sao,  5g4,  602,  622,  64o , 654,  667, 
677>  719  > 7‘9.  736 , 769,  793,  83i, 
838,  854,  885, 907, 940,  g46,  966, 
996,  io5i,  io58,  1077,  1092,  no3, 
1160,  1167,  1174, 1187,  1216. 
Fosses-Reposes  (Aqueduc  des  eaux  bounes 
à boire  de),  816. 

(Buisson  de),  816. 

(Conduites  des  eaux  bonnes  à boire 

depuis),  io44. 

(Pioutes  dans  les  bois  ou  buisson 

de),  714,  816,  942. 

Fossés  (Curage  et  entretien  de),  39, 

3i6. 

autour  du  bois  de  Vincennes,  968. 

neufs,  171,  33a. 

plats  pour  l’écoulement  des  eaux , 

32. 

pour  la  conservation  d’un  aqueduc, 

715. 

pour  la  conservation  des  arbres, 

219, 220,  221,  636, 1179. 

F ossier  aîné  ( Henry) , garde-magasin  des 
Bâtiments  et  des  Antiques,  16,  21,  46, 


5o,  125,  169,  195,  269,  302,  339, 
4i3,  420,  482, 489,  626,  1081. 
Fossier  (Maison  occupée  parle  sieur), 
46,  186,  335,  476. 

(Jean-Denis),  garde-magasin  des 

marbres,  125,  159,  269,  4i3,  420. 

(Michel),  toiseur  des  marbres  du 

Roi,  125,  269,  4i3. 

aîné,  portier  de  l’Académie  de 

peinture,  741,  972. 

Fouache  (Adrien),  jard.,  128. 

Foucaolt,  intendant  de  Caen,  322. 
Fodcqderé  (Julien),  charp.,  661. 
Foocroy,  jard.  fleuriste,  751,  868, 1087, 
1200. 

Fouilles  et  transports  de  terres,  8,  i3, 
i4,  23,  3i,  32,  43,  63,  66,  67,  82, 
83,  88,  89,  90,  99,  100,  101,  102, 
112,  n3,  i45,  1 52 , 157,  161,  171, 

1 77,  *83,  206,  211,  216,  23o,  23i, 
232,  233, 234,  236,  245, 25i,  257, 
258, 289, 294,  3oo, 307,  3i4, 3i5, 
3i6,  35o,  352,  355,  36i,  363,  372, 
375,  376,  377,  379,  38g,  3gi,  395, 
4oo,  4o2 , 409,  454,  455,  474,  5oG, 
607,  5o8 , 520,  524,  536,  539,  54o, 
54i,  5g6,  597,  6o5 , 633,  639,  643, 
644,  648,  656,  658,  65g,  664,  671, 
672,  688,  7o4,  714,  756, 757,  760, 
761,  773,  774,  785,  788,  8i5 , 823, 
876,  888,  8g3,  902,  9o3,  916,  92G, 
934,  942, 987, 988,989,  1000, 1012 , 
io52,  io53,  iog5,  1096,  1107, 
1118,  1119,  1 1 42  , n5a , n63, 
1196,  1205,  1227,  1228. 

Fouillet  (Pierre),  couv.,  975,  io84, 
ng5. 

Focquerel  (Jean) , charp.,  1108. 

Fouquet,  entrepreneur  de  maçonnerie, 
4,  60. 

charp.,  171,  io55. 

Fourches  de  fer,  99. 

Fourchettes  pour  gondoles,  595. 

Fourcroy  (La  veuve).  — Voy.  Forcoy. 

Fourgault  (Gaspard)  dit  Bussigni,  garde 
à Bue,  685,  799,  912,  1022,  1128, 
1238. 

Fourier  (Le  sr),  6o4. 

Fourneau  (Léonard),  maç.,  3i,  3i5, 
597,  713,  833,  942, io53,  1162. 

Fourneaux  pour  la  construction  de  la 
brique,  634. 

Fournier  (Les  héritiers  du  sieur),  p. , 
946. 


Fourqucux,  clos  de  M“c  de  Moncrif, 
647. 

(Territoire  de),  38o,  647. 

Foyers  de  marbre,  19,  i56. 

Frade  (Jacques),  ter.,  56o.  - -- 

(La  veuve  et  les  héritiers  de  Jean); 

jard.  et  laboureur,  128. 

Frais  de  procédures,  1188. 

Francart,  p.  sur  verre,  24i,  329,  469. 
France  triomphante  (La),  fontaine,  20, 
99- 

Francines  (François),  intendant  de  la 
conduite  des  eaux  et  fontaines,  i36, 
283,  428,  567,  694, 808, 922, io3i, 
1 1 36 , 1247. 

Francisque,  p. , 47. 

François  (Joseph),  glaiseur,  677,  768, 
884,  997. 

jard.,  1087,  n4g,  1200,  1208. 

(La  veuve),  marchand  de  fer,  34, 

174,  320, 457. 

aîné,  sc. , io48,  1049,  n58, 

1176. 

jeune,  sc.,  33i,  472,  610,  611, 

612,  727,  828,  939,  g56,  963,  io4g, 
1074,  1101,  1157. 

Francolin  pour  la  ménagerie,  867. 

Frémin,  marchand  de  soie,  1191. 

sc. , 1177. 

Frémon,  marchand  de  fer,  998. 

Frêne  (Barres  de  bois  de),  767. 

(Cerceaux  de  cuve  en  bois  de), 

g5,  97,  243,  529,  652,  883. 

Fréquin  (Claude),  46o. 

Freselière  (Le  comte  de  la),  888. 
Fretages  do  boules,  1219. 

Fretle  (Village  de  la) , 83. 

Freltes  (Fourniture  de),  387,  393, 
776. 

Fribourg,  tab.,  336. 

Friches,  435,  495, 674,  633, 812,  863, 
928,  929,  976,  979,  n44,  1198. 
Frichet  (Jean),  ter.,  395. 

Friquet  de  Vauroze  ( Jacques- Claude ) , 
p.,  i36,  i42,  2o4,  284,  429,  568, 
694;  809,  923,  io32,  n36,  1248. 
Frise  de  bas-relief  d’enfants,  709. 

Froment  (Jacques) , dit  Bourguignon  , ser., 
10, 64,  173. 

Fromentin  (Jean),  jard.,  74. 

Frosne,  employé  à la  place  de  l’hôtel  de 
Vendôme,  10,  64,  124,  i4g,  209, 
269, 294,  355,  4i3,  559. 

Frottage  de  parquets,  5i,  108 , 112 , 192  , 


a54,  267,  328,  34o , 398,  467,  5o4, 
534,  602,  667,  758,  783,  874,  898, 
1008,  1076,  lll5,  1188,  1224. 
Fruits  (Corbeilles  de),  990. 

nouveaux  portés  au  Roi,  129,  276, 

' 420 , 56o , 688 , 689 , 802 , 91 3. 

nouveaux  donnés  au  roi  et  à la 

reine  d’Angleterre,  916,  1025,  n3o, 
124l. 

Fumier  (Achat,  fourniture  et  transport 
de),  24,  43,  75,  83,  n3,  n4,  i3o, 


Gabriel  (Jacques),  arcb.,  48g,  568, 626, 
6g4,  741,  808,  858,  923, 972,  io3i, 
1081,  n36,  1173,  1192,  1248. 

(La  veuve  de  Jacques),  maç.,  822. 

( J acques-Ange  ) , arch . , con  trôleur 

général  des  Bâtiments,  i36,  i38 , 283 , 
296,  328,  357,  427,  462, 55o,  567, 
6o3,  6o4,  681,  693,720,797,  807, 
83g,  908,  911,  922, 932, 953,  998, 
1018, 1019, io3i, io64, 1124, 1125, 
n36,  1168,  1235,  1236,  1238, 
i24i,  1247. 

(François),  trésorier  générai  des 

Bâtiments,  3o6,  468,  567,  6g3,  703, 
808,  922,  93o,  932,  io3i,  n36, 
1247. 

* (Maurice),  maç.,  474,  6i3,  671, 

787,  794,  822, 833,  847 , 902,  1012. 

contrôleur  à Chambord,  ia3,  267, 

402,  4l3. 

voit.,  io5g. 

Gachet  (Adrien  et  Claude),  men.,  147, 
208. 

Gacon  (Benoit),  pauvre  homme,  n3o. 

Gages  d’employés  à la  rivière  d’Eure, 
120,  121,  265,  266,  4 10,  55o,  679, 
907,  908,  IOI7,  1123,  1232. 

d’invalides,  126,  127,  271,  272, 

4i5 , 4i6,  556-558,  684-686,  799, 
912, 1021,  1022,  1127, 1128, 1237, 
1238. 

d’officiers,  16,  i3i,  i32,  i35- 

i38,  i55,  283-286,388,427-429, 
567-570,  693-696,  703,  704,  795- 
798,  807,  898,  908-912, 922,1017- 
1021,  io3o-io33,  1123,  n35, 1224, 
1232-1237,  1247,  1248. 

des  officiers , matelots  et  gondoliers 

du  canal  de  Versailles,  4i,42,  181, 
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162,  193,  223,  23o,  252, 307,  332, 
370,  5o3,  54i,  562,  585,  6o5,  6i4, 
625,  63g,  648,  656,  692, 704,  740, 
822,  934,  971,  981,  984,  1008, 
io44,  1091,  1191, 1243. 

Fumier  (Chemin  recouvert  de)  à cause 
des  glaces,  89,  90. 

(Grand),  24,  75,  162, 220,231, 

365, 499,  636,752, 869, 981,  1088, 
1201. 

acheté  aux  palefreniers  des  écuries 


G 

182, 325,  465, 607,  608,  724, 725, 
842,  84g,  g5o,  g5i,  1062,  io63, 
1171,  1172. 

Gages  par  ordonnances  particulières, 
121-126,  266-271,  4io-4i5,  55o- 
555,  567-670,  679-684. 

Gaignard,  élève  sc.,  4n,  553,  683, 
798,  910,  1018,  1127. 

Gaillard  (Adrien),  ser.,  116,  160,  261, 
4o5,  437,  543,  674,  790,  904,  ioi3. 

(Noël),  ser.,  937,  1120. 

sc.,  591,  828,  939,  1049,  1157. 

(Étienne  et  Germain),  vignerons, 

i3o. 

Gaillon  (Jardin  de),  263,  264,  4o3, 
4o8,  548,  679,  793,  906,  1016, 
1060,  1121. 

(Transport  de  marronniers  à), 

io5g,  1060. 

Gaines  de  marbre,  883,  995. 

Galerie  d’eau  de  Versailles  (La),  tabl.  en 
miniature,  696. 

de  Saint-Cloud  (La),  tenture  en 

tapisserie,  623 , 738 , 856 , 969 , 1078. 

Galin  ou  Gallin  (François),  piqueur  â 
Marly,  87,  122,  270,  379,  4i4,  552, 
682,  768,  796,  911,  998,  1020, 
1123,  1216, 1234. 

Galiotes  pour  les  étangs  de  Meudon, 
ioi3,  1119,  1229. 

Galland  (Jean),  garçon  du  magasin  des 
démolitions,  273,  275,  417,  620, 
56o,  56i,  801,  gi5,  1023,  1128, 
1238. 

Gallardon  (Canal  de),  634. 

(Digue  du  canal  de),  438. 

(Rivière  de),  i5,  69. 

Galle,  men.,  895. 

Galles  (Le  prince  de),  64o. 
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du  Roi,  232,  276,  421,  914,  1026, 
il3l,  1242. 

Fumier  de  cheval  consommé , 87,  89,90, 
100,  232,  233,  245,  375,  378, 379, 
38o,  38i,  387,  389,  5o8,  5og,  52.3, 
1201. 

de  pigeon,  76,  307. 

de  vache,  75,  33,  99,  220,  368, 

372 , 5oo,  637,  757,  1091. 

Fumiers  chauds  (Fourniture  de),  89, 
n53. 


Gallet,  tap.,  621. 

Galliot  (Louis),  jard.,  43,  54,  i83, 
197,  343,  487,  625,  739,  867,  971, 
1079,  1190. 

Gallociie,  élève  peintre,  125,  267. 

Gallois,  notaire  au  Châtelet,  438. 

Gallye  (Ferme  de),  170,  321. 

(Grille  de),  307,  462. 

(Ménagerie  de),  171,  172. 

(Pépinière  de),  76. 

(Porte  de),  5o8. 

Galon  d’or  (Fourniture  de),  1076. 

Gambon  (Claude),  ter.,  454,  526,  669, 
774,  888,  1000,  1107. 

Gandon,  charp.  — Voy.  Candos. 

Gapar  ou  guépard  pour  la  Ménagerie, 
867. 

Garche  (Plaine  de),  294,  355. 

Garde-feu  de  fer  poli,  4o6. 

Garde-meuble  de  la  Couronne,  1,  5,  8, 
12,  46,  61,  58,  61,  63,6.6,  i43,  i47, 
i85,  186,  2o4,  2o5,  335,  476,  616, 
732 , 84g,  960,  1070,  1182. 

Gareau  (Jean),  marchand  de  bois,  883, 

99«- 

( Pierre  ),  charp. , 1023. 

Garelle.  — Voy.  Gavelle. 

Gargouilles  sculptées,  1049. 

Garnier  (Claude),  marchand  grainetier, 
87,  119,  237,  259,  263,  386,  409, 
5i2 , 654, 677,  769,  793,  878, 907, 
1092,  no3,  1209,  1216. 

(Louis),  jard.  à Marly,  98,  244, 

388,  5io,  522,  552,  628,  655,  671, 
742,  770,  788,  861,  885,  973,  99®'» 
1082,  no4,  1190,  i2i4. 

(Louis-Clément),  jard.  de  la  pépi- 
nière du  Roule,  124,  128,  270,  274, 
277,  4i4,  421,  552,  680, 687, 796, 
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800,  911,  91/1,  1030,  1026,  1126, 
1233 , 123g. 

Garmer  sc.,  126,  188,268,  338,  419, 
852, 966, 1072,  1177. 

ter.,  1228. 

Garrey  (Jean),  men.,  587,  io5|5,  n65. 
Gastelier,  commis  du  sieur  Desgodetz, 
484. 

Gatines  (Rigoles  des),  35,  149,  6o4. 
Gaudays  (Le  sr),  prop.  du  château  du 
Pont , 861,  974, io83,  1195, 

Gaujard  ou  Gojard,  marchand  de  bois, 
775,  889, 1001, 1218. 

Gaulard  , concierge  de  l’hôtel  des  Ambas- 
sadeurs, 5i,  1 38 , 192,  286,  34o, 
43o,  569,  695,  810,  924,  io33, 
1 1 38. 

Gaules  et  gaulettcs  (Fourniture  de),  86, 
91,  38o,  648, 989. 

Gaultier,  correspondant  d’un  banquier 
de  Rome,  627. 

G aune  ou  Gauvé,  maître  du  coche  d’Au- 
xerre, 79, 601,  754,  1201. 

Gauray  (Jean),  men.,'  1,  34,  58,  172, 
2i5,  309, 317,  444,  456,  706, 716, 
836,  g44, 1202. 

Gauthier  (Ile),  i42,  2o3,  390,  773. 
Gautier  (François),  vidangeur,  97,  372, 
386,  5o4,  520,  64o,  654,  769,  885, 
996,  1092,  no3,  1215. 

(Jean),  vidangeur,  769. 

(Jean), charbonnier,  84,  95,  io4, 

228,  242,  260,  372,  386,  394,5o4, 
521,  53o,  64o,  654,  663,  767,768, 
777’  874, 884, 891,  985, 996,1092, 
no3,  1110,  1206,  1210 . 

(Nicolas),  entrepreneur  de  ma- 
çonnerie, 4,  60, 101. 

ter.,  1096. 

Gavelle  (Nicolas),  ser. , 67,  201,  347, 
4g1,  629 , 744,  861  ; sa  veuve,  976 , 
io84. 

Gayot,  élève  p.,  4n. 

marchand  de  bois,  17. 

Gazelle  pour  la  Ménagerie,  867,  11 44, 
11 45,  1197,  1199. 

Gazon  (Bancs  de),  99. 

(Tapis  de),  120,  258,  25g  , 263, 

. 4o3,  4o4,  409. 

à queue,  23o. 

plat,  23o. 

Gazonnage  (Travaux  de),  3, 24,  69 , 87, 
88,  n3,  n4,  180,  23o,  247,  268, 
259,376,  4o3,5o6,526,54o,549, 


606 , 646 , 671,  730,788,902, 1012, 
1095. 

Gazons  (Entretien  de),  722,  841,94g, 
1061,  1228. 

Gelle'e  (Jean),  marchand,  296,  34i, 
353 , 355,  357,  io5g. 

Gelou,  cloutier,  169. 

Gênes  (Arrivage  de  marbre  de),  622. 

Genêts  (Arrachage  de),  86,  90. 

Genets  d’Espagne,  218. 

Gentil  (Jean),  chandelier,  io5,  260. 

Geoffroy  (Dominique),  ser.,  790. 

Géographie  (Fourniture  de  cartes  et 
livres  de),  1076,  1076,  1187,  1216, 
124l, 

Gérard,  marbrier,  818. 

Gérardin,  sc.,  48.  , 

Gerbes  de  fontaines,  4o3. 

Gerfauts,  peints  d’après  nature,  47. 

Germain  (Louis),  jard.,  78,  219,  525, 
579’ 773- 

(Louis),  maç. , 1000. 

inspecteur  à cheval  des  plants, 

124,129,270,274,  4i4,420,552, 
680,  686,  796,  800, 911,914, 1020, 
1026,  1126,  1233,  123g. 

portier  du  C ours-la-Rcine  ,17,123, 

277,  426,  564,  683,  689,  8o3,  918, 
n3i,  1246, 

Gervais  (Antoine),  portier  du  parc  de 
Fontainebleau,  281,  426,  565,  691, 
806,  920,  1029,  n34,  1245. 

(La  veuve  Charles),  portière  du 

parc  de  Fontainebleau,  132. 

— (Michel),  ser.,  i5o,  210,  290, 
35 1 . 

Gervais,  artificier,  9,  64. 

maître  de  forges  à Conches,  776. 

men.,  io46. 

Gesvres  (Château  de),  no4. 

Ghiert,  marbrier,  11,  20,  29,  66. 

Gibier  (Conservation  du),  254,  899, 
1009, 1116. 

Giron,  épinglier,  548. 

Gigourt,  oiselier,  1178. 

Gilron  (Laurens),  propr. , 4,  60. 

Gillerert,  marchand  de  bois,  879. 

Gilles  (Jean),  manœuvre,  i24i. 

Gillot  (Simon),  men.,  45,  i85,  333, 
475,  6i5,  848,  g5g,  1069. 

Girandoles  de  bronze,  n85,  1211. 

Girard  (André),  plombier,  565,  691-, 
806,  896,  920,  1007,  1029,  1 1 33 , 
1245. 


Girard  (Jean),  vitr.,  n55. 

inspecteur  à la  pépinière  du  Roule, 

4i2 , 421,  552 , 680, 796,  911, 1020, 
1126, 1233. 

men.,  i64. 

(La  veuve),  plombier,  i35,  282, 

426. 

voit.,  367,  499;  sa  veuve,  647, 

767. 

Girardon  (François),  sc.,  22,  23,  5o, 
71,  126,  137,  i58,  i84,  188,  190, 
217,  284,  299,  3o5,  338,  36o,  429, 
478,  555,  568,  694,  798,  809,  912, 
923,  g55,  1020,  io32,  1127,  n36, 
1237,  1248. 

Girardot  (Edme),  maç.,  294,  355. 

Girault  (Charles),  ter.,  643,  760,  834, 
876, 942, 988, 1095,  1207. 

(Le  sr),jard.,  74,  219,  365. 

Giret  (Jean),  tailleur  de  pierres,  658. 

Giroflées,  80,  497. 

doubles,  74,  218,  365,  36g,  497, 

637,  753,  870, 982,  1089, 1202. 

Giron,  charp.,  3i6,  398. 

Girou  (Louis),  53o,  ioo3,  1111. 

Gitton,  ter.,  665, 668,783 , 898, 1008, 
lll5, 1224. 

Glace  (Extraction  de),  24,  32,  84,  88, 
89,  106,  109,  110,  112,  11 3,  162, 
170,  176,  227,  261,  267,  268,  3o8, 
3i5,  328,  371,  378,  399,  4o2 , 443, 
454,  455,  468,  5o3,  507,  536,-538, 
54o  , 586,  608 , 644,  669,  670 , 671, 
705,714,759,761,  784,787,  793, 
794,  823,  832,  834,  876,  877,  8g3, 
899 > 902  1 9°7>  94i>  fi1'12’  9 <>2 1 9681 
987,  999,  ioo3,  ioo4,  1011,  io52, 
io54,  1065,  1093,  1106,  1111, 
1116,  1118,  1122,  1161,  1168, 
1207,  1217,  1221,  1232. 

(Enlèvement  de  neige  sur  la)  pour 

une  glissade,  378. 

(Outils  pour  serrer  la),  455, 6o3, 

83o , 940. 

Glaces  (Bateau  jeté  parles)  sous  la  roue 
de  la  Samaritaine  ,191. 

(Chemins  recouverts  de  fumier  à 

cause  des),  89,  a3i,  23a. 

(Cygnes  recueillis  dans  les),  222, 

368. 

(Enlèvement  des),  321. 

de  miroir  ( Fourniture  et  manufac- 
ture de),  168,  456,  477,  572,696, 
795 , 83o,  io36,  1077,  n4i,  1261. 


Glaces  (Démontage  de),  3o6,  5g3,  677, 
688, 801,  818, 881, 907, 1024,1139, 
n38,  i2io. 

(Masticage  de),  65o. 

(Nettoyage  de),  168,  362,  46o, 

765,  800,  88l,  916,  992,  1024, 
1026,  1129,  1 138 , i24o,  1245, 
125l. 

cassées  et  défectueuses,  3o4. 

coupées  et  diminuées,  711,  83o. 

façon  de  Venise,  168,  45o,  477, 

5g3,  711,  939. 

passées  au  tain,  167,  168,  477, 

593,  711,  83o,  881,  939,  io5i. 
Glacières,  24,  32,  36,  73,  84,  88,  89, 
92,  106,  109,  110,  113,113,119, 
162,  i63, 170,  176,  183, 227,  23i, 
238,  261,  257,  258,  3o8, 3 1 5 , 317, 
328,  371,  377,  378,  4o2,  443,  454, 
468,  5o3,  507,  5 1 2 , 53o,  536,  537, 
538,  54o,  586,  697,  698, 608,  644, 
669 , 670 ,671,  679 , 705 , 714,715, 
725, 755, 761,  784, 793, 794, 823, 
832, 834,  835,  844,  855,  875,  877, 
893,  893,  899,  902,907,941,943, 
953, 968, 987, 991,  999, 1000,  ioo4, 
1011,  io45,  io52,  io54, io55, io65, 
1077,  1093, 1097, 1106, 1111,  1116, 
1118, 1123,  1161,  1168, 1174,1207, 
1309,  1217,  1221,  1232. 

de  Marly  (Incendie  des),  5i3, 

6i3. 

Gladiateur  mourant,  stat.,  i4o,  302. 
Glaise  (Batardeau  de),  877. 

(Carrière  à),  232. 

(Ouvrages  de),  1 4,  23,  67,  90, 

102,  n3,  i46,  161,  207,  23i,  233  , 
234,  347,  257,  307,  377,  38i,  4o3, 
454,  5o6,  507,  5o8,  5og,  526,  53g, 
54o,  643,  644,  645,  648,  658,  704, 
714,761,762,773,  877,  887,  888, 
987,  988, 999,  1000,  iog4,  1107. 
Glaises  (Bonnes  et  mauvaises),  773, 
774. 

Glaisières  (Les),  868,  978. 

Glands  (Plantation  de),  635,  638, 751, 
753 , 870 ,871,  982. 

Glatigmj  (Conduites  des  eaux  bonnes  à 
boire  de)  à Versailles,  38,  175. 

(Travaux  à),  2o3. 

Glissade  organisée  pour  le  comte  de  TOU- 
LOUSE , 378. 

Globe  de  marbre,  5o. 

de  Meudon,  117. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Globes  céleste  et  terrestre  de  Marly,  g58 , 
g64,  965,  968,  969,  992  , 994,  998, 
999, 1068, 1069, 1073, 1074, 1075, 
1076,  1077,  1098,  1099,  1100, 
1106,  1129,  1181,  1 183 , n85, 
1186,  1187,  1212,  1238, i24i. 

de  l’hôtel  de  Lionne  (Transport 

des),  n3o. 

Gluk,  teinturier  aux  Gobelins,  623. 
Gobelins  (Manufacture  et  ouvrages  des), 
43,  44, 45,  46,  47,  52-54,  71,  i42 , 
i44,  i83,  i84, i85,  186,  195-197, 
2o3 , 289,290,  328, 332,  333,  334, 

342,  35o,  36o,  436,  437,  466,  474, 
475 , 476 , 477,  485 , 486 , 487,  609 , 
6i5,  616, 617,  623,  624, 687, 725, 
730,  731,  733,  737,  738,  739,  827, 
844,  848,  849,  857,  962,  g58,  959, 
960,  967,  969,  970,  io64,  1068, 
1069,  1071,  1078,  1080,  1173, 
1180,  1181,  1189, 1190. 

académie  (Elèves  de  P),  62,  ig5, 

343,  487,  858,  969,  1080. 

appartement  de  la  veuve  de  Van 

der  Meulen,  192. 

apprenti  sculpteur,  342. 

apprentis  tapissiers,  624. 

armoiries  royales  sculptées  au-des- 
sus de  la  grande  porte,  1072. 

canaux  du  jardin,  1079,  1190. 

cessation  des  travaux,  52,  196, 

197, 343. 

chapelle,  44,  47,  i84,  967. 

galerie  et  appartements  du  direc- 
teur, 962. 

horloge,  5i,  192,  34o,  482,621, 

737,  854, 967,  1075,  1189. 

magasin,  437. 

métiers  (Montage  de),  967,  969, 

1080. 

nudités  des  tapisseries  recouvertes, 

623, 624, 625, 733, 738, 85o,  851,970.' 

portières  arabesques,  85i,  962. 

rentrayeurs  chargés  d’exécuter  les 

morceaux  de  tapisserie  pour  couvrir 
les  nudités,  625,  738,  856. 

(Petite  rivière  des) , 44,  i83 , 749 , 

8i5. 

tableaux  servant  de  modèles,  47, 

478,  617,  618,  733,  827,  85o,  85i, 
962,  971,  1071,  1078, 1080, 1 1 83 , 
ngi. 

tapissier  ayant  subi  l’opération  de 

la  taille,  420. 
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Gobelins  ; teinture  d’étoffes  pour  Mrae  de 
Maintenon,  623. 

— teinturerie,  54,  485,  486,  577, 
624,  625,  739 , 857. 

transport  de  ligures  de  marbre, 

958. 

transport  du  groupe  de  Laocoon  à 

Trianon,  737. 

Gobert,  arch. , 48g , 626,  741,  858 , 972  , 
1081, 1192. 

ancien  intendant  des  Bâtiments  , 

698,  745,  8i3,  864,  928,  976, 
io3g,  io85,  n43,  1197. 

Gobet  (Jacques),  jard.,  219,  367,  498. 
Gobetages,  32 , 178. 

Gobin  (François),  maç. , 85,  99,228, 
245,  362,  373,  374,  388, 5o5,  523, 
876. 

Godard  (Honoré),  voit.,  656. 

Godart  ( Michel ) , marchand  de  bois , g4o. 

vitr.,  147,  208. 

Godefiches,  407,  545. 

Godefroy  (Marie) , 247. 

Godepain  (Claude),  charron,  97,  387. 

(Geoffroy),  charron,  767. 

Godeqüin  (La  veuve  de),  sc. , 28. 

Godet  (Gratian),  garçon  fontainier,  9, 
4i,  64,  181,  324,  464,  606,  723, 
842,  950,  1062, 1170. 

épinglier,  676,  769. 

Godignon,  ser.,  543. 

Godin  (Rolle),  garçon  plombier,  i24o. 

voit.,  101,  25 1. 

Codon,  voit.,  763. 

Goëren  ( Pierre  et  Claude) , dit  La  Salle  , 
concierges  du  pavillon  du  Val,  71, 
i34,  281,  423,  563,  64i,  758,  874, 
875, 986, iog3, 1206. 

portier  du  parc  de  Saint-Germain , 

64i,  759 , 986. 

Goitton,  imprimeur  entaille-douce,  137, 
924, io33, 1137, 124g. 

Gombault  (Étienne  ou  Jean),  vitr.,  46, 
186,  335,  476,  6io,  616,  726,  732, 
1070,  1182;  sa  veuve,  845,  849, 
g54, 961,  1070,  1175. 

(Nicolas),  jard.,  39,  179,  323, 

46o,  464,  722  ; ses  héritiers,  84 1 . 
Gondoliers  vénitiens  de  Versailles,  4i, 
i4i,  182,  2o3 , 287,  326, 432, 466, 
492, 671,  5g5,  608,  63o,  697,^724, 
725,  744,  811,  843,862,927,951, 
975, 1037,  10^3,  io84,  ii4i,  1172, 
1196. 
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Gondon  (Jean),  maç.,  900,  1009,  iü6. 
Gontier  (Claude),  ter.,  525. 

Goret,  ter.,  1227. 

Goret.  — Voy.  Gadray. 

Gorges  de  cheminée  (Fausses),  16,  17, 
159 ,191,  3oi. 

Gosse  (Christophe),  marchand  de  toile, 
998- 

artificier,  1075. 

Gosselin  (Laurent),  employé,  178,  322. 
Gosset  (Claude),  banquier  à Rome,  48g , 
627,  973, 1081,  1193. 

Gossüin,  orfèvre,  339. 

Goodon  (Jean),  maç.,  1226. 

Goudron,  25o,  3i4,  3g3,  661,  io5i. 
Goudronnage  de  nacelles,  769. 

Godet  (Nicolas),  dit  Bataille,  ter.,  107. 
Goujon  (François),  ter.,  3g5. 

ou  Gougeon,  employé  aux  toisés, 

73,  553 , t383. 

Goüpil  ou  Le  Godpil  (André),  sc. , 28, 
48,  3i2,  33o,  336,4/18,  472,478, 
479,  517,  545,  570,  583,  584,  5gi, 
612,  618,  65i,  677,  696,  709,  734, 
767,  783, 792, 794,  828,  802, 882, 
897>  9°5,  938,  g64,  994,  ioi5, 
io35,  io48 , 1073,  1139,  1157, 
1176, 1250. 

Godriad  (Jean),  dit  Le  Breton,  compa- 
gnon serrurier,  687. 

Godrlier,  ter.,  i63. 

Godrmet,  marchand  de  bois,  120,  4og. 
Gourmette  en  bronze,  190. 

Gouy  ou  De  Gody  (Vincent),  sc. , 678. 
Gradins  ou  supports  de  menuiserie,  5o. 
Graillons,  rognures  de  marbre,  1147. 
Graine  de  foin,  25g,  263,  iog,  677, 
793- 

d’ormille,  76,  219,  224,  369, 

5oi,  638 , 980. 

Graines  (Fourniture  et  semage  de) , 534 , 
54o. 

d’herbe,  87,  120,  237,  386,  5i2, 

654,  768,769,878, 907,  998 , 1092 , 

1 io3, 1209,  1216. 

Grains  (Récolte  de),  702,  720. 

recueillis  sur  les  terres  labourées 

dans  les  étangs  du  Roi,  73. 

Graissel  (Aqueduc  du  Petit),  391. 

Graissets  ( Bois  des),  89,  774. 

( Étang  des) , 525,  989,  1129. 

— - — (Fond  des) , 525 , 526. 

(Réservoirs  des),  219,355,627. 

(Rigoles  des),  1000. 


Grammont  (Ancien  hôtel  de),  186,  335, 
338,  476,  616,  732,  84g,  960, 
1070. 

( Maison  occupée  par  le  comte  de  ) , 

45,  46,  i85 , 186,  335,  476,  616, 
732 , 960,  1070, 1182. 

(Tableaux  de  l’hôtel  de),  59. 

Gramois,  sc. , 448,  5gi. 

Grand  (Logement  de  M.  le),  731. 
Granier  (Pierre),  sc.,  48,  188,  329, 
337,470,473,  480,612,619,728, 
734, 963, g64, 1072, 1074. 

Granjon  (Étienne),  charp. , 102. 

Granval  (Nicolas),  mat.,  4i,  181,  326, 
421,  466,608,724,  843,917,  g5i, 
io63,  1172. 

Grassin  de  Dongères,  chapelain  de  la  Sa- 
vonnerie, 740,  857,  970, 1080. 
Gratification  à un  archer  aveugle  par 
accident,  916. 

à un  t architecte  dénué  de  res- 
sources, 273,  417,  558 , 56 1 , 801, 
9i5. 

à des  architectes  pour  leurs  œuvres, 

817,  1025  , 1026. 

au  sieur  Adbin  pour  l’indemniser 

d’un  présent  refusé  par  ordre  du  Roi , 
296,  357. 

au  capitaine  des  vaisseaux  du  ca- 
nal de  Versailles  pour  son  séjour  à 
Fontainebleau,  558,  688,  gi3,  1022  , 
1129,  1239. 

à un  carrier  blessé,  421. 

a un  charpentier  pour  échafau- 
dages dressés  à Marly,  686. 

à un  charpentier  lésé  par  la  préci- 
pitation de  ses  travaux,  216. 

au  charpentier  liégeois  de  la  ma- 
chine de  Marly,  i24o. 

au  chirurgien  de  Marly  pour  soins 

aux  ouvriers,  654. 

au  commis  de  la  Surintendance 

chargé  du  règlement  des  dettes  des 
Bâtiments,  1198. 

à un  compagnon  plombier  tombé 

du  haut  du  château  de  Marly,  56o. 

au  contrôleur  général  des  Bâti- 
ments, 97g, 1086,  1199,  1 2 4 1 . 

à Coypel,  pour  le  don  d’un  ta- 
bleau au  Roi,  i5o,  210. 

à Dominique  Cucci,  ébéniste, 

7/16. 

à un  dessinateur,  pour  ses  veilles 

et  travaux  extraordinaires,  1239. 


Gratification  à un  dessinateur  pour  ses 
voyages,  417,  56i,  gi4,  1024,  1076, 
n3o,  i24o,  i24i. 

aux  doreurs  envoyés  de  Paris  à 

Versailles,  712 , 8o3. 

au  doyen  des  peintres  de  l’Aca- 
démie de  peinture,  209,  289,  35o. 
à un  élève  de  l’Académie  de  pein- 
ture, 421. 

à un  entrepreneur  pour  sa  dilir 

gence,  893. 

à une  femme  pour  avoir  découvert 

le  voleur  des  trophées  de  bronze  du 
cabinet  de  la  Renommée,  56o. 

au  fermier  d’une  tuilerie  acquise 

par  le  Roi,  978. 

à un  fontainier  malade,  207. 

à des  forgerons  de  la  machine  de 

Marly,  1025. 

à un  garçon  du  magasin  des  dé- 
molitions, volé  en  allant  à Paris,  273. 

à un  garde  blessé  par  son  fusil,  421. 

à un  garde  gravement  malade, 

276,  421. 

à un  garde  hors  de  service,  569. 

au  garde-magasin  du  canal  de 

Versailles,  1025,  1026,  n3o,  1238. 

au  garde-magasin  de  la  machine 

de  Marly,  1026,  1238. 

à un  graveur,  194, 435, 495, 738, 

856. 

au  graveur  des  jetons  des  Bâti- 
ments, 3 4 1 , 856, 966,  1077, 1187. 

à l’historiographe  de  l’Académie  de 

peinture,  419,  55g,  56 1,  915,  1024, 
1126. 

à l’historiographe  des  Bâtiments, 

1024. 

à un  ingénieur,  209. 

à un  inspecteur  pour  la  conserva- 
tion des  arbres,  1242. 

à la  nièce  d’un  inspecteur  des 

Bâtiments,  801. 

à un  jardinier  chargé  de  treize  en- 
fants, 56 1.  , 

au  jardinier  de  l’orangerie  de  Ver- 
sailles, 1129. 

au  jardinier  chargé  du  potager  de 

Versailles  pour  son  bon  entretien , 688 , 

1025. 

à un  jardinier  pour  fruits  nou- 
veaux offerts  au  Roi  et  au  roi  d’Angle- 
terre, 129,  276,  420,  56o,  688, 
802,  gi3,  102.5,  n3o,  124i. 


Gratification  à un  jardinier  pour  lever 
des  marronniers  d’Inde,  ia3g. 

à un  jardinier  pour  avoir  soigné 

les  orangers  de  Fontainebleau,  4a  1, 
43a , 55g , 56o , 573 , 63i,  688 , 6g8 , 
7^5,  863,  gi6,  ga7,  g7Ô,  io38, 
io85,  1128,  n43,  ng7,  ia3g. 

à un  manœuvre  congédié,  55g. 

à un  marbrier  pour  passer  maître , 

274. 

à un  matelot  du  canal  de  Versailles, 

blessé,  688 , gi4. 

à un  menuisier  pour  travail  préci- 
pité, 824. 

à un  orfèvre  pour  intérêt  de  sa 

créance  durant  vingt  ans,  81 4,  865. 

à un  ouvrier  ayant  subi  l’opération 

du  trépan,  ia4o. 

à un  paralytique  pour  avoir  accordé 

le  carillon  de  la  Samaritaine,  2gg, 
36 1,  435,  4g 6 , 632. 

aux  parents  d’un  charpentier  tué , 

1 i3o. 

à un  peintre  indigent,  1 48. 

à un  peintre  pour  sa  diligence, 

801. 

<-  à une  peintre  pour  son  mérite, 

687,  801,  gi5,  1021,  1023,  1233. 

à un  garçon  plombier  brûlé  à la 

jambe,  1242. 

à un  scieur  de  long  affligé  d’une 

hernie,  112g. 

à un  scieur  de  pierre  blessé  deux 

fois,  124i. 

à un  sculpteur  aveugle , 128, 274, 

417. 

à un  sculpteur  malade  d’excès  de 

travail,  n3o. 

au  secrétaire  de  l’Académie  d’ar- 

cliitecture  pour  les  inscriptions  du  feu 
d’artifice  de  Marly,  uga. 

à un  serrurier  de  la  machine  de 

Marly,  blessé,  687. 

au  Suisse  de  Notre-Dame,  pour 

avoir  gardé  le  modèle  de  l’autel , 687. 

aux  tailleurs  de  pierre  de  l’église 

des  Invalides  pour  le  May  de  l’Ascen- 
sion, 55g , 687,  802. 

à un  tapissier  des  Gobelins  ayant 

subi  l’opération  de  la  taille,  420. 

à un  terrassier  pour  travail  préci- 
pité, 1 153. 

à deux  terrassiers  pour  perle 

causée  par  des  orages , 660. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Gratification  à la  veuve  d’un  charpentier 
de  la  machine  de  Marly,  1023,  n3i, 
1240. 

aux  veuves  d’un  couvreur  et  d’un 

fontainier,  victimes  d’un  accident,  422 , 
688,  1025. 

à la  veuve  d’un  jardinier,  g28, 

io3g,  n43,  ng7- 

à la  veuve  d’un  manœuvre,  i24i. 

à des  veuves  de  tailleurs  de  pierres 

tués  dans  les  travaux  de  l’église  des 
Invalides , 56o. 

à un  voiturier  blessé,  1025. 

à une  voiturière  par  eau  pour  nau- 
frage de  deux  bateaux,  56o. 

pour  défrichements,  220. 

pour  la  direction  de  la  machine  de 

Marly,  i3g , 201,  286, 348, 43i,4g2, 
571,630,  6g7 , 744,  811,  862,  g27, 
g75,  1037,  io84,  n4i,  ng6. 

pour  l’ouverture  et  clôture  des 

portes  de  la  tour  de  la  machine  de 
Marly,  687,  1023,  1128. 

pour  soigner  les  globes  de  Marly, 

112g. 

Gratifications  aux  employés  de  Fontaine- 
bleau, 16,  70,  i55, 216,  434, 4g4, 
573,  63i,  632,  6gg , 746,  8i3,  864, 
g28,  g77,  io3g,  1086,  n44,  ng8. 

aux  gondoliers  vénitiens,  i4i, 

2o3 , 287,  348,  432,  466,  4g2,  671, 
63o , 6g7,  qkk,  8n,  862,  g27,  g75, 
1037,  io84 , n4i,  ng6. 

ù des  jardiniers  blessés , 273 , 274  , 

687,  801,  1095. 

à des  matelots  du  canal  de  Ver- 
sailles envoyés  à Fontainebleau,  688, 
gi3,  gi7,  1026. 

— — à des  ouvriers  blessés,  128,  12g, 
4ig,  420,  56o,  687,  688,  802,  8o3, 
gi3 , gi4,  gi7,  1023,  1094, 1026, 
1026,  112g,  11 3o,  n3i,  124o,  12 4 1, 
1242. 

pour  voyages,  10,  64,  127,413, 

422,  56i,  686,  687,  688,  gi3,  gi4, 
1022,  1023,  1024,  n3o. 

Gravé  (André),  dit  La  Jeunesse,  jard. , 
38i. 

Gravois  (Transport de),  83, 88 , 8g  ,ig3 , 
232,  233,  934,  235,  867,  375,  376, 
37g,  38i,  417,  4gg,  5o8,  54g,  556, 
558,  656,  788,  iog2 , iao4,  1206. 
Gravure  des  bas-reliefs  des  appartements 
de  Trianon,  83 1. 
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Gravure  de  clefs,  3i3,  3a  1. 

d’estampes  pour  la  description  de 

l’église  des  Invalides,  1178. 

des  horizons  des  méridiens  des 

Globes , 1106,  1187. 

de  médailles,  55,  ig8,  îgg,  345, 

485,  488,  626,  627. 

de  noms,  517. 

du  plan  général  de  Marly,  6a3. 

de  planches,  4g,  34o,  34i  435, 

485. 

du  portrait  de  Louis  XIV,  4g5. 

de  tableaux  de  la  statue  équestre 

de  Louis  XIV,  187,  ig4,  34i. 

de  vaisselle  d’argent,  g72. 

Grelins  pour  la  galère  du  canal  de  Ver- 
sailles, 3o. 

Grenet  (Pasquier),  p.,  107. 

Grenouillère  (Port  de  la),  76,  7g. 

Grès  (Conduites  de) , 7,  36 , 62  , g7,  io4 , 
io5,  10g,  n4,  254,  25g,  36i,  36a, 
38g  , 3g8 , 4o4 , 4og , 5a 4 , 5q5  , 535 , 
668,  672,  76g,  772, 7^3,  78g,  872, 
876,  8g8,  g8y,  1000,  1008,  îogo, 
10g 4,  in5,  mg,  1224,  122g. 

(Fourniture  de),  aga,  353. 

(Pavé  de),  3,  2g,  38, 47,  5g,  60, 

89,  go,  g4,  108,  111,  i44,  i5a, 
167. 

(Rochers  de),  53a. 

de  Grosrouvre , 37,  g6 , 36a , 37g  , 

520. 

Greslot  (Jean),  ter.,  378. 

Gresserie  (Ouvrages  de),  8g3. 

Guettepin,  SC.,  1177. 

Grieux,  p.,  4oi. 

Griffons  en  plomb,  18g,  337. 

Grille  polie,  626. 

Grilles  de  fer,  26,  180,  383,  463,  880, 
go4, g36. 

de  fontaines,  4o3. 

Grisailles  (Impression  de),  3a 8,  467. 
Grognf.t  (Jacques),  couv. , i33,  280, 
4a4,  533,  565,  666,  6gi,  781,  8o5  , 
8g4,  g20,  1006,  102g,  m3,  11 33  , 
1292  , 1244. 

Grogneuil  (Plaine  de),  633. 

(Terre  de),  agg,  36 1 . 

Gromet,  marchand  de  bois,  go7,  1012, 
1016,  1122, 1 138 , 1228. 

Gros-Houx  (Bois  de  la  vallée  du),  a3a, 
236,  37g. 

Grosrouvre  (Carrière  de),  12g,  5ao 
5a3. 
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Grosrouvre  (Grès  et  pierre  de),  37,  96, 
362,  379,  386,  417,  4ai,  Ô2o. 

Grosseval,  men.,  i5o,  209. 

Grotesques  de  Raphaël,  suite  de  tapis- 
series, 962 , 969. 

Groupes  de  bergers  et  bergères , sculptures , 
862 , g65 , 1073. 

et  figures  de  bronze,  48,  i4o, 

188,  189,  190,  202,  337,  338,  354, 
622,  655, 735,  771,  852,  855, 886, 
1072. 

de  Chasseurs,  de  Coustou,  963. 

des  chevaux  de  Marly,  622,  620, 

622 , 994. 

de  cuivre,  48. 

d’enfants,  235,  238,  338,  385, 

479 , 48o , 618 , 709 , 853 , 965 , 966  , 
1072,  n84. 

d’enfants  (Restauration  de),  385. 

et  figures  de  marbre,  4,  6,  7,  8, 

10,  23,  4o,  44,  48,  5o , 5 1 , 52,  60, 
63,  64, 91, 96,  167,  179,  i83,  188, 
189, 202,  24i,  242,  291,  299,  3o2 , 
323,  337,  339,  35i,  36i,  420, 474, 
478,  479,  48o,  484, 618,  592,  606, 
611,  618,  619,621,655,689,709, 
727,  728, 734,  767,  770,  846, 852, 
853,  855,  886,  946,  955,  956,  968, 
963,  964,  965,  995,  997,  1066, 
1072,  1073,  no4,  n3o,  n83, 
11 84. 

de  Nymphes  avec  des  enfants,  g 63 , 

g64,  1072. 

et  figures  de  pierre,  329,  33o, 

1067. 


Hachard,  ter.,  660,  934. 

Haies  d’épines,  767. 

Hainfray.  — Voy.  Imfray. 

Halatte  (Forêt  de),  1208. 

Halle-Barhier  (Maisons  sises  à la),  57, 
200,  346,  347,  490,  491,  628,  742, 
860,  928,  974,  977,  978,  io83 , 
1193,  ng4,  1195. 

Halle  , p. , 1071. 

Hamon  (Pierre),  men.,  1006. 

Hamond,  maç.,  106. 

Hanard  ou  Havard,  sc.,  33o,  472,  612, 
652,  696. 

Hanches  (Moulin  de),  i5,  68. 

Haneuse  (Jacques),  marbrier,  579. 


Groupes  déplâtré,  734,736. 

de  plomb,  852 , g64, 1072,  1073  , 

1074 , 1 1 84. 

de  sphinx,  en  plomb,  g65. 

de  Tritons,  882,  g64. 

Gruau  (Jean),  ouvrier  à la  machine  de 
Marly,  n3i. 

Grues  pour  la  Ménagerie,  867. 

Gruyn  (Pierre),  garde  du  Trésor  royal, 
i5,  i3g,  43i,  697,  925,  n4i. 
Guélard  (Claude),  457. 

Guépard.  — Voy.  Gapard. 

Guéridons  dorés,  g46. 

de  marbre,  353. 

Guérin  (Gabriel),  jard.,  1025. 

(Pierre),  men.,  45,  i85,  333, 

475, 5i3, 730. 

marchand  de  bois,  1 1 54. 

ser. , 4o5. 

de  Chermon,  trésorier  de  France  à 

Moulins,  575 , 576. 

G uérinière  ( Aqueduc  et  réservoirs  de  la  ) , 
36,  i45,  170,  206,  290,  35i. 

Guernel  (Jean),  mat.,  4i,  181,  326. 
Guesmard  (Jacques),  marchand  de  bois, 
387,  g83. 

Guesnon  (Jean),  men.,  687,  6g5,  716, 
810,  824,  835,  848,  880,  go4,  924, 

925,  935,  944,  959,  991,  1006, 

ioi3,  io33 , io34 , io45,  io55, 

1097,  1098,  ni3,  n38,  1 i3g , 

n64,  1175,  1209,  1222,  1229, 

124g , i25o. 

Guiancourt  (Jardin  do),  5oo. 

(Pont  de),  605,947. 

H 

Hangar  pour  abriter  les  giroflées,  369. 
Hanicle,  dessinateur,  557,  623,  124i. 
Hannemont , 757. 

Haquet  (Réparation  de),  235. 

Hardouin  (Jacques),  pensionnaire  de 

l’Académie  de  France  à Rome,  1081. 
Hardy  (Philippe),  marchand,  194. 

sc.,  407,  473,  479,  545,  592, 

618,  652,  676,  708,  734,  735,  767, 
771,  792,  801,  828,  852,  886,  905, 

926,  g56,  g63,  965,  997,  io34, 
1049, 1072,  1073,  1074, 1101,  no4, 
1167,  n84,  n85,  121 5. 

rocailleur,  883,  1101,  1213. 

Hargault,  marchand  à Rouen,  961. 


ROI. 

Guichy-en-Nivernais  (Forges  de),  i55, 
21 3. 

Guignonville  (Chantier  et  magasin  de), 
633,  701,  761. 

Guillais,  habitant  de  Marly,  237,  652, 
884,  990. 

Guillard  (Laurent),  paveur,  348,  63o. 

Guillaume  (Catherine),  voit.,  658. 

Guillery,  vannier,  g5,  385. 

Guillet,  vannier,  385. 

Guili.et  de  Saint-Georges.  — Voy.  de 
Saint-Georges. 

Guilliminet,  carrier,  665. 

Guillion  (Louis),  ser.,  896. 

Guillot  (Guillaume),  dit  Chopinet,  538. 

(Jacques),  dit  La  Poussière,  maç.,  58. 

(Silvairi),  dit  La  Brie,  ser.,  896. 

Guilminet,  maç.,  532. 

Guilvin  (Philippe),  paveur,  1225. 

Guinteau  ou  Quinteaüde  Richemont  (Gas- 
pard), jard.,  70,  1 33 , 2i5,  280, 
424,  494,  564,  63 1 , 691,  746,  8o5, 
864,  920,  977,  1028,  1086,  n33, 
1198, 1244. 

Guirlandes  de  fleurs  de  cuivre , 446. 

Guitton,  ter.,  532. 

Guyard,  ter.,  1095. 

toiseur,  438. 

Guymond  ( Le  sieur  de  ) , directeur  de  la 
manufacture  des  glaces,  168,  45o, 
477,  572,  5g3,  696, 711,  795, 83o, 
939,  io36,  1077,  n4i,  1 25 1 . 

Guyot  (André),  ser.,  825,  1069. 

sc. , 33i,  472, 473, 612,  OgG,  709 , 

963,964,1072,  1073,  1074,  1 1 58. 


Hargault,  administrateur  de  l’Hétel-Dieu , 
1147. 

Harmand.  — Voy.  Armand. 

Hasté  jeune,  ser.,  11 45,  1199. 

Hattonville  (Ferme  de),  748. 

Haubrat,  élève  de  l’Académie  de  peinture 
et  de  sculpture,  1127,  1192. 

inspecteur  à Chaville,  683,  796, 

910,  1019,  1125,  1236. 

Haute-Campagne  (Antoine),  garçon  fon- 
tainier,  118,  263,  4o8,  bhrj,  628, 
678, 742 , 793,  860,  906, 974,1016, 
io83,  1121,  1194 , 123i. 

Hauteclair  (Bernard  Taillap.d),  ter., 
359. 


Haüteclair  (Simon  Taillard),  ter.,  107, 
262,  298 , 665. 

inspecteur  des  plants  à Fontai- 
nebleau, gil,  lOig,  lOig,  1125, 
1236. 

Haute-  Pierre  ( C hantier  de  la  ) , 9 7 8 . 
Havard,  voit.,  636,  752,  869,  1088, 
1201. 

sc. , voy.  Hanard. 

Havart  (François),  jard.,  981. 

Havre  de  Grâce,  3o,  169,  276,  622, 
689. 

Hayay  ou  Hazay  (Forêt  de),  775,  778. 
Hébert  ( Georges  ) , fermier  de  la  tuilerie 
de  Marjault,  978. 

(Marguerite),  200,  347. 

maître  des  requêtes,  i54,  212. 

Hécart,  garde  de  la  Prévôté  des  Bâti- 
ments, 917. 

Héloin  (Nicolas),  potier,  892,  ioo4, 
1110. 

Hémard,  marinier  à Rouen,  525. 

Hément  (Louis),  marchand  de  bois,  889. 
Hémon  (Olivier),  marchand  de  bois, 
1218. 

Hémond,  men.,  444,  716,  825. 

Hé'mont  (Antoine) , ter.,  100,  247,  390, 
526,  658, 65g,  663,773,774, 778, 
779,  887,  889,  1000,  ioo4,  1107, 
n53,  1217. 

(Jacques),  pêcheur,  marchand  de 

sable,  101,  438,  774. 

(Jean),  fermier  de  la  ferme  de 

Bougival,  2&1,  490,  778 , 973,  1147. 

(Maurice),  pêcheur,  778. 

(Nicolas),  charp.  de  bateaux,  53o, 

778,  ioo4,  1220. 

Hendrecis  (Nicolas),  vannier,  78,  221, 
367,  499, 637,  752,  870,  968, 981, 
io5g , 1088,  1202. 

Hennese  (La  veuve),  voit.,  628. 

Henon,  marbrier,  583. 

Henri  IV,  méd. , 612,  728. 

Hérault,  p. , 478,  1189. 

Herbages  (Location  d’),  18,  22. 

Herbe  (Fagots  d’),  53 1. 

de  bas  prés  (Graine  d’),  87,  1191 

386,  512, 654,768,  769,  878, 998, 
1092,  no3,  1209,  1216. 

Herbes  (Arrachage  et  enlèvement  de 
mauvaises),  88,  90,  96,  106,  118, 
120,  232,  i34,  4o8,  538,  670,  779, 
786,  901,  1011,  1116,  1225. 

(Fauchage  d’),  242,  409. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Herbes  (Location  d’),  160,  437,  575, 
701,  819,  g3o,  io4i,  1147. 

(Semis  d’),  11 4. 

Hercule,  stat. , 5g5,  620. 

tab. , 675,  732. 

Herlant,  voit.,  2,  5g. 

Ilernière  (Abbaye  d’),  81 5. 

(Bois  d’) , 81 5. 

Herny  (Jean),  jard. , 364. 

Héron,  doreur,  827. 

Héronnières  de  Fontainebleau , 109 , 255 , 
399,  535,  784. 

Herpin,  sc. , 33i,  472. 

Hersant  (Mathurin),  maç. , 106,  157, 
252,  395,  438,  532,  664. 

(Pierre),  jard.,  646,  657,  772, 

887,  999 , 1106,  1217. 

Herses  (Fourniture  de),  79. 

Hêtre  (Bois  de),  1218. 

Heure  tardive  du  travail  (Sculpteurs  in- 
demnisés en  raison  d’),  5 1 8. 

Heurtier  (Claude),  bourrelier,  386, 

1 io3. 

(Lefranc),  tailleur  de  pierres,  85. 

Histoire  des  Bâtiments  en  1702  (Rédaction 
de  F),  1024. 

des  conquêtes  du  Roi,  planches 

gravées,  5i,  34o,  34 1. 

des  conquêtes  du  Roi,  tab.  ,477. 

de  Saint- Louis,  bas-reliefs  en 

pierre,  33o  , 46g,  470,  A71. 
Historiographe  des  bâtiments  (Voyages 
de  1’),  1024. 

Hiver  ( L’ ),  portière  de  tapisserie,  7.88, 
856. 

(L’),  tab.,  478. 

(L’),  Terme,  g64,  n84. 

Holard  (Jean),  laboureur  à Trappes, 
200,  346,  4go,  629,  742,  86ô,  973, 
1082,  1193. 

Hollande  (Étang  de),  171,  208,  455, 
578 , g43 , io54. 

(Carreaux  de  faïence  de ) , 36 , 1 3o, 

169,  3i3,  654. 

Hongrie  (Acier  de),  io4. 

Horloge  de  Chambord,  112,  i45,  206, 
257,  4o2 , 538,  539,  670,  737,  902, 
1011,  lll6,  1225. 

de  Fontainebleau,  254, 282,  399, 

427,  535,  567,  6g3,  806,807,  897, 
899,  921,  1009,  1029,  io3o,  1245, 
1246. 

des  Gobelins,  5 1,  192,  34o,  482, 

621,  737,  854,  967,  1075,  1189. 
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Horloge  de  la  Samaritaine,  34o. 

dfi  la  Savonnerie,  5i,  192,  34o, 

482,  621,  737,  854,  967,  1075, 
1189. 

du  palais  des  Tuileries,  192,  34o, 

482,  621,  737,  854,  967,  1075, 
1189. 

Horslaville  (Charles),  ter.,  88. 

Hôtel  des  Ambassadeurs  extraordinaires 
à Paris,  5i,  i38,  192,  286,  334, 
335,  34o,  43o,  476,  569,  695, 810, 
924,  io33,  n38,  i25o. 

du  Premier  Président  à Paris , 43 , 

45. 

Hottes  (Fourniture  de),  84,  94,  g5, 
25o,  619,  53i,  653,  664,  768, 
1092. 

Houarré  , vannier,  762,  870. 

Houasse,  p.,  2 , 54,  59 , 187,  271,  291 , 
35i,  4i5 , 555,  837,  1067. 

garde  des  tableaux  du  Roi,  5o, 

55,  59,  484, 1166,  1237. 

trésorier  de  l’Académie  de  peinture 

et  de  sculpture,  55,  198,  345,  489, 
627,  741,  85g,  973,  1081,  1192, 
1193. 

neveu,  élève  p. , 125,  267,  85g, 

910, 1021,  1123. 

Houdoin  (Louis),  jard.,  3,  8,  5g,  63, 
442  ; sa  veuve,  606. 

Houel  (Le  chevalier),  prop.,  200,  347, 
490,  628,  742,  860,  974,  io83, 
1198. 

Hoüf.t  (Nicolas),  ter.,  8,  63. 

Houilles  (Digue  de),  773,  774. 

Hodrlier , sc.,  696. 

Hoursé,  maréchal,  731. 

Hourt,  inspecteur,  employé  à la  rivière 
d’Eure,  37,  120,  173,  265,  266, 
268 , 3o2  , 4io,  55o. 

Housset  (Jean),  maç.,  85. 

(Nicolas),  ter.,  525. 

Houx  (Moulin  de),  i5,  69. 

Hoüzeau,  sc. , 6,  61. 

Hübin,  émailleur,  129. 

Hubins  (Étienne),  jard. , 869, 981,1088, 
1201. 

Hdet,  quincaillier,  177,  257,  446. 
Huguet  (Jean),  taillandier,  1111. 

(Pierre),  taillandier,  1219. 

Huile  à brûler  (Fourniture  d’),  97,  242, 
25o,  387,  487,  521,  891,  no3. 

derabette,  661. 

Huîtres  (Rocailles  d’),  322,  520,  769. 


86. 
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Hidm  (Plomb  d’),  961. 

Hulmé,  portier  des  Tuileries,  1027,  1 1B2, 
1243. 

Hdlot,  sc.,  188,  3i2 , 33i,  337,  448, 
473 , 479 ,517,  5gi,  619. 
HcMiÈREs(Le  ducD’),  3oi,438. 


Humières,  468. 

Humilité  (L’),  bas-relief  en  pierre,  33 1, 

473. 

Hüot,  charp. , 527. 

Hdrand,  portier  de  l’Académie  d’archi- 
tecture, 489. 


Huriab  (Gilles),  tourneur,  i2o5. 
Hlrtrelle  (Simon),  sc.,  3iq  , 329,  448, 
470,613,  709,  728,  955, 964,1072, 
1 1 84. 

Hymen  de  Psyché  (V) , tap.,  856. 


Ifs  (Palissades  d’),  307. 

(Plantation  d’),  162,  221,  222, 

224, 234,  730,  847,  g4i,  967,  1201, 
123l. 

en  confusion  (Plantation  d’),  54o. 

en  mannequin,  1201. 

en  pyramide  et  en  ligure,  224. 

Illuminations  à Marly,  1110. 

Imfray  (Pierre),  commis  à la  poste  de 
Versailles,  127,  273,  558,  56 1 , 800, 
9l3,  917,  1026,  ll3l,  1242. 
Immondices  ( Enlèvement  d') , 161,  2 52, 
474,  639, 756,  778,  788,  903,  926, 
g34, 942, 1012,  ll42. 

Impressions  de  blanc  à détrempe,  5 16. 
Imprimerie  royale,  46,  186,  335,  477, 
617,  732 , 1070 , 1182. 

Imprimés  pour  les  Bâtiments,  37,  178, 
322. 

Incendie  à Fontainebleau,  899. 

des  glacières  de  Marly,  5i2,  5i3. 

du  palais  des  Tuileries,  le  16  mars 

1704, 1078. 

(Précautions  contre  T)  au  château 

de  Meudon , 4i 8. 

Incrustations  de  marbre,  29. 

de  pierre,  987. 

Inde  (Marronniers  d’).  — Voy.  Marron- 
niers. 

(Rats  d’),  297,  357,  573,  867. 

Indemnité  pour  la  dépression  d’un  jardin 
à Marly,  769. 

d’une  maison  de  jardinier  à Fon- 
tainebleau, 698,  745. 

de  maisons  à Versailles,  io5g. 

d’une  tuilerie,  978. 

pour  retard  de  payement  de 

maisons  acquises  par  le  Roi,  11 43. 

pour  la  ruine  d’une  maison , causée 

par  les  travaux  de  l’aqueduc  d’Eure, 
1122,  1232. 

Indes  ( Corbeau  des),  n44,  1198. 

(Oiseau  couronné  des),  11 44, 

1198. 


I 

, Ino  et  Mélicerte , groupe  de  marbre , 48 , 
188,  48o,  619,  734,  964,  n85. 

Inondation  d’eaux  bâtardes  (Fossés 
contre  T),  714. 

des  eaux  de  la  retenue  de  la  Re- 
nardière, 11 63. 

de  l’Eure  (Dégâts  causés  à Main- 

gourmin  par  1’),  634. 

de  prés  voisins  de  l’étang  de  Boi- 

zard,  748,  978. 

de  prés  sur  la  rivière  d’Epernon, 

i5. 

Inondations  causées  par  la  rivière  de 
Trappes,  i4g,  i54. 

causées  par  la  surélévation  de  la 

chaussée  de  l’étang  du  Val,  749, 
8i5. 

causées  par  le  trop-plein  de  l’étang 

du  Perray,  4,  60. 

Inscriptions  de  cartouches  pour  le  feu 
d’artifice  dè  Meudon,  1067,  1192. 

Intendant  (Ancien)  des  bâtiments,  indi- 
gent, 698, 745,  8 1 3 , 864,  928,  976, 
1089, ro85. 

Intérêts  arriérés  d’une  créance,  8i4. 

d’un  emprunt  pour  le  service  des 

Bâtiments,  6o4,  g53. 

Invalides  (Gages  d’),  126,  127,  271, 
272,415,  4i6 , 556-558,  684-686, 
912, 1021,  1022,  1127,  1128,  1237, 
1238. 

(Eglise  des),  18,  127,  271,  3oi, 

303,417,437,  438,439,  468,553, 
556,  559,  56o,  676,  609,  610,  611, 
680,  686,  700,  726,  797,  818,  845, 
912,  g3o , 954,  955,  1017,  1018, 
io4o,  1123,  n5o,  1174,  1175, 
1234. 

arcade  entre  les  deux  églises,  61 3 , 

728 , 955. 

arcadeprocbelemaitreautel,  1066. 

arcs-doubleaux,  33 1 , 472,  612. 

(Chantier  des) , 1188. 

chantier  devant  le  portail,  954. 


Invalides  : chapelle  Saint-Ambroise , 845 , 
954,  1066,  1176. 

chapelle  Saint-Augustin , 843, 9 5 4 , 

1066,  1176,  1178. 

chapelle  Saint-Augustin  (Tableaux 

de  la),  1176. 

chapelle  Saint-Grégoire , 845 , g55 , 

1066,  1176. 

chapelle  Saint-Grégoire  (Tableaux 

de  la),  1176. 

chapelle  Saint-Jérôme,  845 , g55 , 

1066,  1176,  1178. 

chapelle  Saint-Jérôme  (Tableaux 

de  la),  1176. 

chapelle  Sainte-Thérèse,  1177. 

chapelle  de  la  Vierge,  1177. 

chapelles,  612,  1066. 

chapelles  (Bas-relief  représentant 

la  Charité  dans  l’une  des),  612. 

chapelles  ( Bas-reliefs  d’enfants  au- 

dessus  des  niches  des),  470,  472, 

473. 

chapelles  (Bas-reliefs  au-dessus 

des  portes  des),  33o,  33 1 , 469,  470, 

471,  472  , 473  , 610. 

chapelles  (Bas-reliefs  de  l’attique 

au-dessous  des  vitraux  des),  470,  471, 

472,  611. 

chapelles  (Calottes  des  passages 

des),  469,  471,  472,  478. 

chapelles  (Chapiteaux sculptés  des 

colonnes  des),  469,  471,  472,473, 
611. 

chapelles  (Niches  des),  329,  469, 

470, 472. 

chapelles  (Panneaux  sculptés  des 

voûtesdes),  33),  46g,  470,  471,  473, 
611. 

chapelles  (Pavé  de  marbre  des), 

728,  729,  846,  g56,  1178. 

chapelles  (Peintures  des),  1176, 

1176. 

chapelles  ( Sculpture  sur  bois 

des),  1177. 
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Invalides  : chapelles  ( Statues  des  ) , 1 1 7 6 , 
1177. 

chapiteaux  pilastres  et  chapiteaux 

corinthiens  du  pourtour,  4 72,  611. 

contrôleur  des  travaux,  912, 

1018,  1233. 

corniches  scupltées,  33o,  472,  hqZ, 

612. 

dessins  pour  le  pavé,  727,  846, 

954. 

dessins  pour  les  vitraux,  846, 954, 

965. 

- dessins  et  modèles  de  Coustou, 
728. 

dôme,  166,  728,  1066. 

dôme  (Anges  sculptés  dans  la 

voûte  du),  610,  611,  612,  1067. 
dôme  (Consoles sculptées  du),  469, 

473. 

dôme  (Corniche  intérieure  ornée 

de  roses  feuilles  d’eau  du),  33 1,  470, 
471,  472,  473, 611, 612. 

dôme  (Elargissement  de  la  voûte 

du),  612  , 6i3,  728. 

dôme  (Fresque  du),  609,  1066. 

dôme  (Ornements  et  figures  de  la 

grande  voûte  du),  33o,  33i,  469 , 470, 

471,  472  , 611,  612 , 966. 

dôme  (Panaches  sculptés  du),  610, 

727,  1 066 , 1 1 76. 

dôme  (Panneaux  de  la  grande 

voûte  du),  33o,  469,  470,  471, 611. 

dôme  (Piédestal  du),  61 3. 

dôme  ( Peinture  des  douze  Apôtres 

dans  la  grande  voûte  du),  845. 

dôme  (Statues  du),  329,  33o. 


Jabba,  chaufournier,  609. 

Jacinthes  (Oignons  de) , 74 , 87. 

orangées,  635. 

Jacob  (Claude),  sc. , 2 42. 

(François),  marchand  de  soies, 

739, 857. 

Jacques  (Pierre),  portier  de  l’Académie 
d’architecture,  627,  ’-jko. 

men. , 333. 

Jacquesson  (La  veuve),  voit,  par  eau, 
56o. 

Jacquet  (Charles-François),  vitr. , 334, 
476,  616,  731,  84g,  960,  1069, 
1181,  1249. 


Invalides  : dôme  (Tribune  du),  468. 

estampes  gravées  de  l’église,  1178. 

façade  (Statues  de  patriarches  de 

la),  955.' 

maître  autel  (Modèle  en  bois  du), 

610 , 726 , 727,  728 , 954,  io65. 

maître  autel  (Sculpture  sur  bois 

du), 1176. 

maître  autel  (Tableau  et  dessins 

du),  329,  469 , 954. 

médaillons  des  rois  de  France,  610, 

611,  612,  6i3,  727,  728,  1067. 

mosaïque  au  pourtour  de  l’église, 

610,  611,  612,  6i3,  727,  728, 1067. 

oiseaux  expulsés  du  dôme,  1178. 

ouvriers,  1178. 

pavé  de  marbre,  21,  4g,  5i,  728, 

846,  1177. 

pavé  (Dessins  et  peintures  pour 

le),  727,  846,  1176. 

peintures  à fresque,  845,  g54, 

1175. 

plans  et  élévations,  846. 

portail  ( Statues  de  pierre  du  fron  ton 

du  grand),  611,  727,  728,  g55,  966. 

porte  (Gardien  de  la),  556. 

porte  d’entrée  (Anges  et  attributs 

au-dessus  de  la  grande),  470. 

porte  d’entrée  (Armes  du  Roi  au- 

dessus  de  la),  610,  g55. 

portes,  bas-reliefs  de  l’histoire  de 

saint  Louis,  33o,  46g,  470, 471,611. 

sanctuaire , 728 , 846,  g56. 

statue  de  Charlemagne  du  grand 

portail,  611,  727,  846,  955,  986, 
| 1066. 


J 

Jacquet  (Jacques),  vannier,  3oi. 

Jàcquin,  docteur  en  médecine,  démons- 
trateur au  Jardin  royal  des  Plantes, 
362. 

(La  veuve),  charron,  711,  83i, 

1168. 

Jaillot,  géographe,  1075,  1187. 

Jalonnement  de  nouvelles  routes, 
645. 

Jamet,  jard.,  687. 

Jans  (Jean),  tap.,  52,  1 44 , 195,  206, 
289,  343,  35o,  485,  486,  623,  738, 
856, 969,  1078,  1189. 

fils,  tap.,  1080. 
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Invalides  : statue  de  saint  Louis  du  grand 
portail,  728,  846,  g55,  1066. 

statues  des  Evangélistes  aux  angles 

du  dôme  ,611. 

tailleurs  de  pierres  tués,  56o. 

tailleurs  de  pierres  pour  le  May  de 

l’Ascension  (Gratification  aux),  55g, 
687,  802. 

travaux  de  nivellement,  968. 

tribunes,  46g,  472',  611,  727. 

tribunes  (Statues  des  Pères  de 

l’Église  au-dessus  des) , 33o , 471,  611, 
727,  955. 

vitraux,  47,  187,  33 1 , 469,  726, 

727,  845,  846,  g55,  io65,  1066, 
1175. 

voûte  (Peinture  des  douze  Apôtres 

dans  la  grande),  1066,  1175. 

voûte  (Échafaudage  pour  la  sculp- 
ture de  la  grande),  329,  468,  io65, 
1174, 1176. 

voûte  (Évangélistes  des  angles  de 

la  grande),  329. 

voûte  (Panneaux  sculptés  de  la 

grande),  329,  46g,  470. 

(Hôtel  des),  3o3,  438,  575 , 

1024, io4o. 

Inventaire  des  magasins  des  Bâtiments, 
483. 

Inventaires  des  dessins  du  Roi,  55, 484. 

Italie  (Colonnes  de  brèche  violette  com- 
mandées en),  1186. 

(Marbres  d’),  978,  1186. 

Ivoires  du  cabinot  du  Roi , 5 1 . 


1 Janson  (Antoine),  vitr.,  46. 

! (Antoine-Charles),  vitr.,  335, 476 

616 , 1069 , 1181. 

(Charles),  jard.,  39,  179,  323, 

464,  507,  647,  722, 788,  834,  84i, 
902,  949,  1012,  1060,  1061,  1169, 
123l. 

jeune  (Charles),  ter.,  455,  721, 

84o,  g48. 

(Gabriel),  vitr. ,27,  35,  137,165, 

174,  3io,  3 1 8 , 43o,  446,458, 56g, 
589,600,650,  695,707,717,809, 
1137,  n55,  1166,  1249;  sa  veuve, 
46,  186,  284,  335,  476,  616,  731, 
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84g,  960,  1 o3a , 10/17,  1066,  1069, 

1181. 

Janson  (Gabriel-Claude),  vitr. , 186, 335, 
731,  8a5,  837,  924,  937,  g45, 960, 

1182. 

— ■ — l'aîné  (Rémy),  jard.,  24,  32, 
4o,  73,  77,  112,  161,  170,  180, 
220,  307,  3o8,  3i5,  323,  366,  443, 
454,  463,  499,  5o6,  526,  586,  697, 
6o5,  636,  643,  671,  703,705,  714, 
722,  751,  761,  823,  834,  84i,  869, 
949,  980,  io54,  1061,  1088,  1169, 
1201. 

jard.,  74,  218,  321. 

jard.  fleuriste,  365. 

jeune,  ter.,  33,  1 1 3 , 177,  3i 6, 

327,  454,  462 , 6o5. 

Jaquet  (Charles-François),  vitr.,  46, 
186. 

Jardin  royal,  46,  54,  55,  i85,  186. 
191,  193,  196,  333,  334,344,345, 
476,488,614,615,616,625,626, 
731,  740,  848,  849,  g5g,  960,  971, 
972,  1069,  1181,  1191. 

royal,  amphithéâtre,  54,  198, 

625,  740,  858. 

royal  (Appointements  des  démons- 
trateurs du),  55 , 72  , 198 ,217,  345 , 
362  , 488,  626, 740,  858,  971,  972  , 
1191,  1192. 

royal,  bassins  des  fontaines,  1 83. 

royal  (Bâtiment  nouveau  pour  les 

dissections  anatomiques  du),  i5o, 
210. 

royal  (Nouvelles  couches  au),  43, 

54,  198 , 332. 

royal  (Cours  de  chimie  au),  55, 

198,  216,  345,  488,  626,  740,  858, 
971, 1192. 

royal  (Démonstrations  intérieures 

des  plantes  et  démonstrations  anato- 
miques au),  54,  55,  198,  210,  272, 
345,  362,  417,  488,  626,  626,  740, 
858,  1191. 

royal  (Dissections  anatomiques  au), 

210. 

royal,  invalides  gardiens  de  la 

pharmacie  et  des  démonstrations,  127, 
272  , 417,  488, 625. 

royal,  laboratoire,  55,  198,  216, 

345,  488,  626. 

royal  (Petit  jardin  des  plantes 

rares  du),  54,  198,  344,  625,  qko, 
858,  971, 1191. 


Jardin  royal , plantes  rares  (Petit  garçon 
instruit  à la  connaissance  des),  54, 
198,  344,  971. 

royal  (Terrasse  du),  198,  625, 

740,  858. 

Jardinet,  voit.,  219,  365,  419,  4g8, 
635. 

Jardins,  jard.,  760. 

Jasmins  d’Espagne,  72,  216,  280,  297, 
358,  42  5,  566,  692,  8o4, 805,917, 
1029, 1132. 

Jassées,  fleurs,  86. 

Jaulain  (La  veuve  et  les  héritiers  de),  la- 
boureur, i4g,  209. 

Jean  aîné,  ouvrier,  1240. 

Jetons  d’argent,  34i,  485,  626,  738, 
856,  966,  1077,  1 187. 

des  Bâtiments,  49,  ig4,  34i,  485, 

626, 738,  856,  966, 1077. 

Jeu  d’anneau  tournant,  n5,  117,  5 1 5. 

de  trou-madame,  5i5. 

Jeûné  , voit.,  706. 

Jeux  de  boules  et  de  quilles  à Noisy,  99. 

Jeux  d’enfants  (Tableaux  représentant 
des),  962. 

JoANNEAU.  — Voy.  JOUANNEAU. 

Jobois  (Jean),  maç.  en  plâtre,  772,887, 
999,  1106,  1107,  1217. 

Jolivet  (Etienne),  laboureur  de  Conflans- 
Sainte-Honorine,  56,  200,  346. 

Jollivet,  marchand  papetier,  46i,  720, 
gÔ2,  io64,  1173. 

sc.,  479,  570,  618,  676,  696, 

792,  837,  906,  1 o 1 5 , 1073,  1 1 42 , 
1177. 

Jolly  (Jean),  jard. , 366. 

commis  à la  Surintendance  des 

Bâtiments,  57,  73,  124,  129,  200, 
269,  277,  347,  4i3,  420. 

sc.,  188,  33i,  336,  420,  471. 

Jomard  (Jean-François),  maître  des 
œuvres  de  maçonnerie,  1137,  1248. 

Joncs  (Enlèvements  de),  90,  654,  769, 
779- 

Jongleur  (Regard  et  réservoir  du),  102, 
3go,  3gi,  525, 626,  778,  1129. 

Jonquilles  doubles,  634. 

Jorel  (Jean),  tourneur,  98. 

Joseph,  garçon  fontainier,  98,  244, 
388. 

Jodan  (Nicolas),  marchand,  778,  892, 
ioo4,  1111,  1220. 

■ huissier  de  la  chambre  du  Roi, 

818. 


ROI. 

Jouanau , entrepreneur,  n5i. 

Jouanne  (Pierre),  fermier,  299,  36o. 

Jodanneau,  inspecteur  à Fontainebleau  et 
à la  chapelle  du  château  de  Versailles, 
4i5,  491,  552,  681,  687,  801. 

(Louise),  sœur  du  précédent, 

681. 

Jouault  (Jean-Philippe) , greffier  du  Par- 
lement de  Paris,  56,  200,  346. 

Joubert  (Jean),  p.  en  miniature,  47, 
187,  335,  477,  617,  696,  732,  85o, 
961, 1071,  1 1 43 , 1182, 1197. 

Jourdan,  inspecteur  dans  le  jardin  de 
Versailles,  122,  139,  202;  sa  veuve, 
287,  349,  432,  492,  672,  63 1 , 698, 
745,  812,  862,  927,  976,  io38, 
io85,  ii42 , 1197. 

Jouvain  (Louis),  ser.,  836,  g45,  io56, 
1 165. 

Jouvenet  (La  veuve  d’Isaac),  sc. , 472. 

(Jean),  p.,  5,  53,  61,  270,  4i5, 

478,  555,  675,  682,  733,  797,  845, 
911,  1020,  1066, 1126,  1175,1237. 

aîné  (Noël),  sc. , 3i2,  33o,  448, 

471,  472,  479,  517,  591,  611,  652, 
709,  728,  828,  852,  905,  g63, 
1074. 

Jouy  (Nouvelle  rivière  de),  634. 

Joüy  (Étienne),  taillandier,  653,  768, 
884. 

Joyeux  (M.  de) , 1229. 

Jubin  (François),  jard.,  i34,  276,279, 
423,  562,  690,  8o3,  91g,  1027, 
n3i,  1243. 

Jude  (Nicolas),  marchand  à Rouen,  35i. 

Juel  (Gilles),  maç.,  102,  247,  391, 
526,  772,  774,  888,  1001,  1107, 
1218. 

Jugement  de  Paris  (Le),  tapisserie,  970. 

Jules  César,  stat.,  478,  618. 

Juliennes  blanches  doubles,  37,  364, 
382,  389. 

simples,  74,  76. 

Jullien,  sc. , 709. 

Jullin  (La  veuve),  5i. 

Jumel  (La  veuve  de  Charles),  p. , 192, 
778. 

(Michel),  dessinateur,  57,  121, 

127,  129,  199,  247,  272. 

inspecteur  des  travaux  de  Trappes 

et  du  Perray,  270,  4i4,  421,  55o, 

682,  795,  911,  973,  975,  1019, 
1082,  1125,  1193. 

Jumelle  (Michel  et  Charles),  gardes- 


magasins  et  inspecteurs  de  la  Machine , 
îaa,  967,  53i,  55 1 , 1936. 

Jumelle  épinglier,  5 1 , 63 , 191,  34i,  484  , 
54g , 631,  968. 

Jupin  (Jean),  forgeron  de  la  machine  de 
Marly,  1096. 

Jurand  (Claude-Louis),  entrepreneur  de 
maçonnerie,  190,  999,  353. 

fils,  inspecteur  à la  rivière  d’Eure, 

191. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Justaucorps  bleu  pour  un  inspectenr  aux 
Tuileries,  809  ,916. 

pour  le  jardinier  de  Marly,  653. 

pour  le  portier  des  Gobelins,  54, 

343,  487,  739. 

pour  le  portier  de  l’Observatoire, 

56i,  690. 

de  la  petite  livrée  pour  les  portiers 

des  bosquets  de  Marly,  654,  998. 
pour  le  taupier,  453,  5g4,  719. 
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Justaucorps  pour  les  garçons  du  magasin 
des  démolitions,  56o,  56i,  801,  91 5, 
1093 , 1198,  1938. 

pour  les  gardes-rigoles,  178,  46 1, 

6o3,  g53,  1168. 

Juste  (Jean-Baptiste),  mat.,  4i,  189, 
396,  491,  466,  56o,  608,  688,794, 
843,  g5i,  io63,  1173. 

Justine  (Jean),  men.,  45,  i85,  333, 
475,  6i5 , 731,  848,  959 , 1068. 


K 


Keller,  fondeur,  46,  334. 

Kerchove  (Josse),  teinturier,  71,  197,  989,  343,  35o,  485,  486,  694,  739,  857,  970,  1079,  1190. 


La  Barrière  , employé  des  Bâtiments , 371. 

Labbé,  commissaire  au  Châtelet  de  Paris, 
484. 

inspecteur  des  ouvriers  à Paris, 

18,  195,  969,  3 1 3 , 4i3, 437,  459  , 
54g,  559 , 609 , 677,  681,  798 , 854  , 
909,  1019,  1194,  1935. 

marchand,  5i6,  63o,  i93o. 

La  Boissière  (Aqueduc  de),  i4g,  6o4. 

Labonté  (Jean  ) , jard. , 58 , 901. 

La  Boulaye,  employé  préposé  aux  vitres, 
195,  969,  974,  4i9,  419,  553,  559, 
683,  797,  910,  1090,  1 196,  1933. 

Labours,  fossés  et  terrassements,  a3 , 3a  , 
43 , 64 , 75 , 76 , 77,  83 , 86 , 87, 107, 
930, 991,  934,  997,  999,  930,  936, 
95a,  958,  359,  998,  35g,  365,  366, 
367,  369,  370,379,  375,  376,  395, 
4oo , 4o3 , 449 , 454 , 455 , 4g8 , 499, 
5o3 , 509,  5n,  53i,  53a,  54o,  6i4, 
635,  636,  64o,  643,  656,  665, 668, 
714,  730,  751,  756,  783,  847,  869, 
873,  876,  898,  909,958,980,  981, 
g84 , ioo4, 1008, 1019, 1088,1091, 
Ill5,lll8,  1901, 1904, 1909, 1394, 
1998. 

Labours  d’automne  et  de  printemps, 
1998. 

La  Bretêche  (Village  de),  643. 

La  Brie  (Rebours,  dit) , garde  des  palis  de 
la  forêt  de  Fontainebleau,  109,  955, 
397,  3g8,  534,  535,  667,  668,  783, 
784,  898,  899,  1008,  ioog,iii4, 
1 1 15 , 1334. 


L 

La  Brie  ser. , 396. 

La  Chambre.  — Voy.  de  la  Chambre. 
Lâchant  (Mathieu),  maç.,  669,  670, 
784,  786,  899 , 901. 

La  Chesnaïe,  marchand  de  toile,  1199. 

La  Cire  (Thomas),  compagnon  fontai- 
nier,  4o,  180,  394,  4fi4,  606,  793. 
Lacroix  (Jacques),  compagnon  charp., 
809. 

(Jean),  tap.  — Voy.  Delacroix. 

charp.,  44,  i83,  474. 

ou  Delacroix,  de  Monceaux,  em- 
ployé dans  le  parc,  196,  371,  4i3, 
553,  68a,  796,  910,  1019,  1195. 
Lacroix  jard.  — Voy.  Delacroix. 

(La  veuve),  épinglier,  168,  3 1 3 , 

45a,  46o,  5g4,  6o3,  719,  83i,  940, 
947, io5i,  1160. 

Ladoireau,  orfèvre,  8i4,85i,  865,  g65, 
973 , 1074,  n85. 

Ladolle  (Henri),  jard. , 318,  364. 
Ladouze,  habitant  de  Sedan,  661,  775. 
Laflèche  (René),  tourneur,  373,  64o, 

757,  874, 1109. 

marchand  de  bois,,  879,  99° * 

1103.  , r 

Lafleur  (Étienne),  marchand  d'échalas, 

g85. 

maç. , 3a. 

Laforest  (Louis),  chargé  de  la  pompe 
du  Pont-Neuf,  147,  ao8. 

(Michel),  jard.,  74,  918,  365, 

497,  635, 750, 868, 980,1087, îaoo. 
Laforge,  ter.  glaiseur,  307. 


Lafosse  (Christophe) , voit.  ,169, 307,  [44  9. 

p.  — Voy.  Delafosse. 

frères , voit. , a 4. 

La  France  (La  veuve),  portière  de  l’ate- 
lier du  Louvre,  ia8,  973,  4i8. 

La  Fraye,  tap. , 53 , 196 , 343 , 486 , 6a 4 , 
739,  856,  970, 1079,  1189. 

Lagarde  (Jacques,  Louis  et  Pierre  de), 
pécheurs  à Saint-Cloud,  a 4, 169, 307, 
449,  585, 705,  893,  935. 

La  Garenne  (Port  de),  a48. 

Lagarousse,  opticien,  484. 

Laglaine,  ter.,  53a,  665,  668,  783, 
898,  1008,  lll5,  1394. 

Lagnier  (Nicolas),  invalide,  inspecteur  à 
Marly,  685,  799. 

Lagrange,  marchand  de  bois,  775,  889, 
1001 . 

Lagué,  marchand  de  fer,  ioo4,  1109, 
1919. 

Laguépière,  dessinateur,  6ai,  693. 

La  Gdipière,  inspecteur  à Chavilleet  à la 
chapelle  de  Versailles,  555, 557,  68a, 
796,  861,  910,  973,  1019,  1089, 
na5,  1193,  1936. 

La  Hogde  (La  veuve  Nicolas),  cordier, 

io5 , 9Ô0,  393, 1009. 

Laine  (François),  voit.,  a48. 

(Jean),  ouvrier,  n3i. 

Laine  blanche  d’Angleterre,  54,  197, 
485,  577,  6a4,  1189,  1190. 

commune , 577. 

Laines  (Blanchiment  de),  485,  6a4, 
739,  857. 
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Laines  (Dégraissage  de),  485,  6a4,  739, 
807. 

(Fourniture  de),  437,  739,  857, 

97°>  1079- 

(Teinture  de),  54, 485, 486,  577, 

624 , 625 , 739 , 857, 970, 1079 , 1190. 

cramoisi,  54,  577. 

en  chaîne,  54,  197,  342,  624. 

Lair  (Louis),  voit.,  61,  76;  sa  veuve, 
34o. 

taillandier,  737. 

Laisné  (Jean),  couv.  en  chaume,  1002. 

doreur,  47. 

Laiton  (Croissants  de),  795. 

(Ouvrages  de  fil  de),  119,  3 1 3 , 

3g8,  452,  46o , 5i5 , 5g4,  595 , 6o3, 
675,  83 1,  907,  947,  io5i,  1160. 

(Panneaux  de  fil  de),  398,  1216. 

doré  (Ouvrages  de  fil  de),  168. 

La  Jeunesse,  Limousin,  234. 

Lalande  ( Robert) , sc. , 1 8 , g5 , 33o , 407, 
447,  459,  472,  479,  545,  5gi,  612, 
619,  696,  710,  828,  852,  926,  938, 
io48 , 1 073 ,1114,1139,1167, 1176, 

1 25o. 

Lalieh,  tap. , 1116. 

Lallemand  (Guillaume),  ter.,  5io,  645, 
656,  877. 

(Pierre),  maç. , 833. 

Laloüe  (René),  ser.,  383,  5i4,  524, 
64g , 657,  766  , 880,992, 1210. 

Lalü  (Jean),  322. 

La  Marche,  ouvrier  poseur,  i24o. 

La  Marre  (Henri),  jard.,  220. 

Lambert  ( Claude  ) , compagnon  fontainier, 
4o,  i46,  180,  207,  324,  464,  606, 
723,  842,  g5o , 1062,  1170. 

( Eloi  ) , compagnon  fontainier,  g5o, 

1062 , 1171. 

(Jacques),  ser.,  n5,  261. 

(Jean),  manœuvre,  802. 

■  (Mathieu),  faïencier,  246,  619, 

64o,  874,  884 , g85. 

arcli.  ,48g,  626,741,868,972, 

1081,  1192. 

contrôleur  des  Bâtiments,  126, 

176,  271,  4i3 , 420,  55i,  6o3 , 681, 
798>  909,  1019,  1124,  1236. 

sc. , io48. 

Lambotté  (Gilles),  charp.  employé  à la 
Machine,  127,  273,  4i8,  422. 
Lambourdes,  1218. 

Lambris,  1229. 

■  dorés,  4o6. 


Lamerï  (Denis),  dit  Champagne,  com- 
pagnon charp.,  124i. 

La  Motte  Gason,  voit.,  611. 

Lamoureux  ( Annet) , maç.,  3 1, 170 , 225, 

315,  453, 596, 697, 638, 700,  713, 
714, 753, 832,  g4i, io53, 1162. 

Lampe  d’argent,  i32  , 282,  427,  566, 
692,  806, 921,  io3o,  n35,  1246. 
Lamperier ou Lemperier ( Guillaume) , ser. , 
629,  662,  776,  890,  1002,  1109, 
1219. 

Lamperons  pour  illuminations,  11 10. 
Lamy,  notaire  à Versailles,  701. 

• portier  du  jardin  des  Tuileries, 

130,278, 562 , 692 , 8o4,  919,1028, 
ii32, 1243. 

Landes  (Chaussée  de  la  retenue  des), 

316 , n63. 

Lange  (Charles),  voyer  de  Senlis,  584. 

sc.,  33o,  33i,  472,  611. 

Langelin  (Louis),  vannier,  990. 

Langle  (Nicolas) , ser.,  880. 

Langlet,  taillandier,  387. 

Langlois  (Adrien),  rocailleur,  1101, 
12l3. 

(Claude),  dit  Espérance,  invalide, 

417,  491,  667,  628,  684. 

(Etienne),  cordier,  84,  g4,  io5, 

24i,  25o,  372,  385,  5 1 8 , 628,  64o, 
652,  766,  768,  777,  873,  883,  891, 
995, 1002 , IO92, 1102, 1110,1205, 
1213 , 1220. 

(Olivier),  grainetier,  120. 

(Pierre) , sc. , 48  , 189  , 33o  , 338, 

385, 471,  472,  48o,  517,  519, 611, 
6i3,  65i,  678,  735,  769,  794,  g64, 
994,  1073,  1177,  n85. 

voit.,  1201. 

(La  veuve),  719. 

Languedoc  (Marbres  de),  16,  17,  21, 

1 56 , 167,  i58, 169,  160,  167,  289, 
295,  3o4,  35o,  353,  356,  420,  44o, 
576,  578,  679,  58o,  58i,  582,  583, 
584,  8i4,  818,  819,  820,  821,  822, 
865,  g3o,  931,  979,  io4o,  io4i, 
io42 , io43 , io44, 11 46,  1147, 1 1 48, 
n4g,  n5o. 

Languets  (Jacques),  voit.,  38 1. 
Languettes  de  cheminées,  459. 

Lanternes  (Fourniture  de),  io5,  260, 
528 , 5g5 , 777. 

Laocoon,  groupe  de  marbre,  48,  709, 

737,  963. 

La  Pensée,  maç.,  294,  355. 


Laperruque  (Jean  et  Nicolas),  voit. , 677  , 
889 , 1091,  1092 , 1096. 

La  Pierre  ou  De  La  Pierre,  sc.,  33o, 
46g , 470 , 472 , 610,  612 , 727,  728 , 
852 , 964 , 965 , 1072  , 1101. 

Lapierre  Mallerot,  marbrier,  576,  579, 
io4o,  io43,  ii46, 1149. 

Lapis  (Fourniture  de),  344. 

Laplante  (La  veuve),  maç,,  294,  355. 

Laporte  (Jean),  laboureur,  1204. 

(Louis),  ter.,  642. 

Laporte  (Raoul  de  Pierre,  dit),  charp., 
10,  68,  102,  1 38 , i83,  217,  247, 
288, 632. 

p.,  274. 

Laquais  exclus  du  jardin  du  Luxembourg, 
178. 

Laransot  Dupré  (Bernard),  chirurgien, 
i58. 

Larchevesque  (Charles),  voit.,  53i,  643. 

Lardoise  (La  veuve  du  sr),  couv.,  422. 

La  Renardière  (Eaux  de  la  retenue  de), 
n63. 

Largouette  (Pierre),  ser.,  274,  277, 
422  , 1025. 

Larieux  ou  Lavieux  (Hierôme),  dit  Tou- 
louzin,  ser.,  292,  353. 

Larivière  (Pierre),  jard.,  237,  38 1,  5o3, 
609,  63g,  647,  767,  873. 

Laroche  (Martin),  cordier,  387. 

La  Ronce  (Maison  de),  816. 

La  Rose  (Jean),  scieur  de  long,  1001, 
1108. 

scrgont  de  la  Vieuvillb,  du  régi- 
ment du  Roi,  620. 

La  Roue  (Barthélemy  de),  chaufournier 
carrier,  101,  247,  390,  626,  658, 
774,  888,  1000,  1107,  1218. 

La  Rue  (Chantier  de),  633. 

La  Rue  (Antoine),  dessinateur,  276, 
1216. 

(Antoine),  maç.,  290,  876;  sa 

veuve,  38o. 

(Antoine  et  Jean  de),  maç.,  290, 

35o,  374, 5o5. 

(Etienne),  inspecteur  aux  aque- 
ducs de  Retz,  122,  270,  4i4,  557, 
986. 

invalide  employé  à la  statue 

équestre  de  l’hôtel  de  Vendôme,  126, 
129,  271,  276,  4 1 6 , 421,  556. 

(La  veuve),  voit.,  236. 

Lasalle  (La  veuve),  concierge  de  la  Sur- 
intendance  des  Bâtiments  à Fontaine- 


bleau,  70,  108 , 132,  2i5,  2 54,  276, 
281,  398,  426,  496,  534,  565,  632, 
691,  746,  806,  865,  920,  977,1029, 
1086,  n34,  1198,  1245. 

L.asne  (Charles),  ter.,  635. 

Lasso,  forgeron,  274. 

L’Assurance,  arch. , 912. 

LaTarre,  carrier,  484. 

La  Teulière  (M.  de),  directeur  de  l’Aca- 
démie de  France  à Rome,  56,  199, 
345,  48g. 

Latone,  tab. , 676,  733. 

La  Tour  (François) , ter. , 226. 

(Gabriel) , frotteur,  108 ,254 , 398, 

534,  667,  783, 898,  1008. 

concierge  du  château  de  Fontaine- 
bleau , 1 1 15  , 1224. 

inspecteur  des  bosquets  de  Ver- 
sailles, 686,  1239, i24i. 

La  Tour  (Étang  de),  32,  3i6,  6o5, 
7i5,  721,  834,  836,  837,  932,  g48, 
io54,  n63. 

La  Tronche,  ter.,  54 1,  672,  788,  903, 
926,  1012,  1118,  1142,  1227. 

Lattes  à ardoise,  92 , 383. 

pour  palis,  253. 

Launay  (Moulin  de),  748,  749,  8i5, 
865. 

Launay,  voit.  — Voy.  Delaünay. 

Laürens (Barthélemy ) , garçon fonlainier, 
656,743,  771,  860,  886,  974,  997; 
sa  veuve,  io83. 

(Charles),  plombier,  277,  1000, 

1023. 

(Jean),  vidangeur,  243. 

(Louis),  compagnon  fontainier, 

4i,  181,  324,  464,  606,723,  842, 
950, 1062, 1170. 

ou  Laurent  (Pasquier),  tailleur  de 

pierres,  85,  246, 523,  758,  772,884. 

(Philippe),  voit.,  169. 

(Pierre),  voit.,  53g. 

jard. , 365. 

plombier,  421,  687,  800,  91 4, 

1128,  1238. 

Laurent  (Jean) , tailleur  de  pierres,  374. 

men.,  309. 

Lauret  (Jean),  jard.,  1087. 

(Nicolas),  bûcheron,  33,  980. 

Laury,  portier  du  jardin  des  Tuileries, 
42  5. 

Lauvergnac  (Pierre),  charp.,  92,  100, 
237,  238,382,512,  879, 990,1097. 
poseur,  80a. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Lauzun  (Le  duc  de),  8i4,  865. 

Lavabos,  261. 

La  Vallée  (François),  voit.,  38o,  609. 

(Jacques),  voit. , 878. 

La  Vallière  (Maison  occupée  par  le  mar- 
quis de),  à Paris,  333 , 475 , 48 1, 966. 
Layaux  (Pierre),  dit  La  Marche,  charp., 
491,  861. 

Layechef  (François),  dit  du  Parc,  jard., 
83,  i3i,  275,  279,  372,  420,  423, 
424,  5o3 , 5o5,  522,  56o,  563, 64i, 
646,  655,  688, 767,  758,  802,  874, 
916,  986,  1025,  1091,  iog3, n3o, 

1206,  124l. 

Lavenant  (Jacques),  chaufournier,  391, 
520. 

Lavenet  (Noël),  ter.,  84,  88,  89,  227, 
23i,  3oo,  36o , 36i,  371,  377,  378, 
5o3 , 507,  643,  761, 877, 988,1095, 

1207. 

Lavergne,  maç. , 931. 

La  Verrière  (Village  de),  299,  36o. 

La  Vienne  (Jacques),  mat.,  465,  56o, 

607,  724,  843,  961,  1026,  io63, 
1172. 

(Michel),  mat.,  4i,  181,  326,466, 

608,  724,  843,  g5i,  io63 , 1172. 
Lavier  (Charles),  men.,  i48,  208. 
Lavigne  (Louis),  maç.  et  ter.,  i45;  sa 

veuve,  i46 , 207. 

ser. , 6 1 5 , 960 , 1069. 

porteur  de  paquets,  4 18. 

Laville,  compagnon  charp.,  802,  1026. 
La  Ville  (Étang  de),  892. 

La  Violette  , garde  du  pont  de  Bue , 276. 
garde-magasin  du  canal  do  Ver- 
sailles, 275. 

Lavosc  (Pierre),  dit  La  Marche,  charp., 
348. 

La  Voye  (Louis),  jard.  — Voy.  de  la 
V OYE. 

Lazurier,  marchand  de  bois,  879. 

Le  Basque  , garçon  du  magasin  des  démo- 
litions, 275,  417, 56o, 56 1 , 801, 915, 
1023 , 1128, 1238. 

Le  Bau  (Jean),  men.,  23g,  246. 

Le  Beau  (Jean),  employé  aux  Bâtiments, 
126 , 200. 

garde  de  la  Prévôté  de  1 Hôtel , 347. 

(Yves),  maç.,  1162. 

garde  de  la  Machine,  422. 

Le  Besgue  (Jean-Baptiste),  garçon  fon- 
tainicr,  842. 

Le  Besgue  de  Majanville  (Charles),  tré- 
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sorier  des  Bâtiments,  i36,  167,  193, 
283,  285,  3o6,  428,  437,  44o,  576, 
577. 

Le  Bled  (François),  portier  de  l’hôtel  de 
Limoges,  123,  271,  272,  4i3,  553, 
683,  689,  8o3 , 918,  1028,  n3i, 
1246. 

Le  Blond,  fondeur,  48o. 

tap.,  739,  856,  970, 1079, 1191. 

Le  Bouteux  fils,  jard.,  279,  422,  425, 
564,  692,  8o4,  918,  1028,  1 1 32 , 
1244. 

Le  Bressan  (Michel),  charp.,  91,  100, 
237,  238 , 382. 

Lerreton  (Elisabeth),  femme  Lavier, 
208. 

(Jean),  tourneur,  5g5. 

ser. , 600. 

voit. , 75. 

Lebrun  (Charles),  portier  de  l’Hôtel  des 
Inspecteurs,  123 , 271,272 , 4i 2 , 553 , 
683,  689,  8o3;  sa  veuve,  918. 

(Jean),  p.,  g84. 

(Pierre),  manœuvre,  778. 

( Estampes  gravées  d’après) , 49. 

Le  Camus  (Jean),  garçon  plombier,  986, 
1082, iog3,  1194,  1206. 

seigneur  de  Saint-Mandé,  699, 

745,  746. 

Le  Carpentier,  inspecteur  des  ouvrages 
du  département  de  Paris,  1021,1123, 
1234. 

Lecf.rf,  marbrier,  576. 

Le  Chat  (Jacques),  batelier,  87,  321, 
46o,  1060. 

Lechaüdé  (Barthélemy),  men.,  92. 

Léchaudelle. Voy.  Leschaudelle. 

Le  Clerc  (Jacques) , ser. , 328 , 467, 1 174. 

(La  veuve  Jacques),  charp.,  5g8. 

(Jean),  dessinateur  et  graveur, 

1080. 

(Philippe),  p.  sur  verre,  47;  ses 

héritiers,  187,  46g. 

(Pierre) , dit  Pitre,  ter.,  i52 , 21 3, 

258,  324,  374,  464, 5o6,  678,  606, 
643,  701,  719,  760,  821,  83i,  84i, 
876, 931,  934,947,988, io44, io54, 
1208. 

(Sébastien),  dessinateur  etgraveur 

en  taille-douce,  49,  52,  137,  195 
284,  34i,  343,  429,  487,  568,  6g4, 
809,  923,  969,  io32,  1137,  1248. 

commis  aux  poudres  à l’Arsenal, 

342. 

87 
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Le  Clerc,  marchand,  195. 

Le  Coc,  men.,  456. 

Le  Cocq  (François),  scieur  de  pierre, 
124o. 

balancier,  372,  387. 

charp.,  533. 

Lecoeur  (Eustache),  ter.,  n63. 

Le  Comte  (Claude),  taillandier,  97,  243, 
387,  64o,  654,  757,  769,  874,  985, 
ioo4,  1109,  n3g. 

(Etienne),  charron,  263,  484. 

(Jacques),  charp.,  4i,  169,  181, 

3a5,  465,  607,  724,  843,  gi3,  960, 
io63,  1171. 

(Louis),  charron,  52. 

(La  veuve  de),  p.,  336. 

sc. , 4 , 8 , 60 , 63 , 61 1 ; sa  veuve , 

453, 473, 611. 

Le  Court,  contrôleur  à Monceaux,  123, 
217,  269,  4i3,  553. 

inspecteur  des  travaux  de  l’église 

des  Invalides,  559,  680,  797,  912, 
1017,  1123, 1234. 

Le  Coûteux,  banquier,  ig4,  195. 

Ledat  (La  veuve),  compagnon  couvreur, 

688. 

Ledoirt  (Jacques),  bûcheron,  237. 
Ledreux  (Jeanne),  dénonciatrice  d’un 
vol , 56o. 

marinier,  730,  847,  1067,  1179. 

Ledru  (Etienne),  jard.,  74,  365,  847. 

(Jacques),  curé  de  Louveciennes , 

204. 

(Jean ) , voit. , 76,  034, 967, 1179. 

Leduc  (Germain),  entrepreneur,  439. 

(Jean),  entrepreneur,  157. 

(Michel),  portier  de  la  basse  cour 

du  Luxembourg,  1 34 , 279,  425, 562, 
690,  8o4, 919, 1027,  1 1 32 , 1243. 

de  Saint-Maur,  159. 

Lefay  (Barthélemy),  laboureur,  i2o4. 
Lefebvre  (Claude),  concierge  de  la  mai- 
son de  la  Religion , à Saint-Germain , 
i3i,  280,  424,  564,  64i,  769,  875, 
986, 1093,  1206. 

(François),  p. , 47,  g4,  187,  24i, 

329,  336,  384, 478,  618. 

(Guillaume),  portier  de  l’Acadé- 
mie de  peinture  et  sculpture,  55, 199, 
345 , 489 , 1192. 

(Henri),  pécheur,  392,  3g4,53i, 

779 > 1^30. 

(Jacques),  ter.,  332,  370,  38o, 

390,  525,  658,  995. 


Lefebvre  (Jacques),  voit.,  3g4 , 45 1, 
5og,  620,  ioo3. 

(Jean),  tap.,  52,  196,  289,  343, 

35o,  420,  436,  486,  496,  623,738, 
856 , 1078 , 1 189  ; sa  veuve  et  ses  hé- 
ritiers, 738, 96g. 

fils  (Jean),  tap.,  [5a , 196,  343, 

486 , 623 , 738 , 969. 

(Louis),  voit.,  34i,  483. 

(Pierre),  ter.,  931. 

(Vincent),  compagnon  charp., 

802. 

(La  veuve),  artificier,  29,  194, 

377. 

chargé  de  l’entretien  de  la  Sama- 
ritaine, 122  , 191, 267,415, 55o, 680, 
79^  9 10 5 i019>  na4, 1235. 

contrôleur  triennal  des  Bâtiments , 

56,  123,  1 36 , 168,  199,  268,  3o4 , 
4n,  427;  sa  veuve,  283,  4 1 1 , 427, 
428. 

garde  à Bue,  121,  177,  266,  275. 

prévôt  des  Bâtiments,  22,  73, 

439,  6o3,  712,  916. 

sc.,  299,  337,  36i,  853,  g46, 

1073. 

Lefèvre  ( Elisabeth) , femme  d’Alexis  For- 
drin,  8i3,  864. 

Lefranc  ( Antoine) , garçon  de  laboratoire 
du  Jardin  royal,  858 . 

Lefroid  , tireur  d’or,  971. 

Legendre  (Jacques),  marbrier,  577. 

(Jean),  men.,  58, 63o,  744, 861, 

975,  1195. 

(Louis),  bûcheron,  33. 

jard. , 730. 

marchand  à Rouen,  195. 

Léger  (Jean),  men.,  456,  599,  716, 
835,  g43,  io55,  n64. 

Legeret  ( La  veuve  du  sieur),  sc.,  4,  60. 
Le  Goupil,  élève  de  l’Académie  de  pein- 
ture et  sculpture,  1192. 

sc.  ,591. 

Legoux,  inspecteur  des  travaux  à Trappes 
et  à Saclay,  125,179,269,  276,347, 

4 1 2 , 4go, 491,  553,  681,  742,  796, 
86°,  911,  973,  1019,  1082,  1125, 
1193,  1234. 

Legrain,  éclusier,  121,  200,  266,  347, 
4io,  55o,  628. 

Legrand  (Louis),  taillandier,  261,  3g4, 
520,  53 1 , 653,  664,  769,  892,  998, 
no3,  1216. 

men.,  333. 


Legrand,sc. , 8 , 63,33o,  331,472,  612. 

(La  veuve  de),  manœuvrier,  801. 

Legras  , curé  de  Notre-Dame  de  Chatou , 
i4i,  1 54 , 2o3,  212. 

Legros  (Louis),  sc.,  329,  336,  469, 
610,  727,  853. 

(Pierre),  sc.,  10,  64,  137,  188, 

284,  291,  35i,  429,  568,  6g4, 809  , 
923,  io32,  1137,  1248. 

Legru,  jard.,  218. 

Legueux  (François) , forgeron,  778. 
Légumes  aux  troupes  (Création  de  jar- 
dins potagers  pour  fournir  des),  634. 

(Indemnité  pour  la  perte  de),  769. 

Le  Jay  (Jacques),  jard.,  86,  229,  245, 
374, 5ig. 

Lejeune  (Christophe),  vidangeur,  191, 
339,  482,  622,  736,  966,  io58 , 
1167,  1187. 

(François),  vidangeur,  1077. 

Le  Jongleur  (Nicolas) , fontainier,  7 , 62. 
Le  Juge  (Claude  et  Élisabeth),  jard., 
72,  i34,  217,  281,  358,  425,  566, 
692 , 8o4 , 917. 

Le  Large  (François),  garde  du  globe 
terrestre  de  Marly,  1238. 

Leleau  (La  veuve  Antoine),  men.,  744. 
Leleu  ( Antoine  ) , procureur  au  Parle- 
ment, 192,  1188. 

Leliergne  (Pierre),  charron,  79. 

Lelièvre  (Pierre),  marchand  de  paille, 
892. 

Lelong  (Jacques),  couv. ,72,  ii4,i4a, 
203,  260,  4o4,  542,  673,  789,  go3, 
925,  ioi3,  io34,  1119,  1139,  1228. 
Le  Lorrain,  sc. , 852,  964,  g65,  1072, 
1177. 

Leloup,  fondeur,  1099. 

(La  veuve),  913. 

Le  Maire  (Étienne),  jard.,  i35,  279, 
423,  662,  690,  8o3 , 919,  1027, 

1 132 , 1243. 

(Louis),  jard. , 874. 

faïencier,  12,  66,  169,  223,654. 

marchand  de  bois,  1001. 

fils,  sc. , 33 1 , 472,  564. 

(La  veuve), jard.,  1 35,  279, 423, 

662,  564,  690,  8o3 , 919,  1027, 
ii32,  1243. 

Lemaistre  (Jacques),  prop. , 299;  ses 
héritiers,  36o. 

Le  Maistre  (Jean) , jard. , 77,  220. 

(Léonard),  charp.,  810,  923, 

1 o32 , 1137,  1249. 


Le  Maistre  (Nicolas) , jard. , 220. 

(Philippe),  dit  La  Barre,  garde 

des  avenues  et  rigoles,  121,  266, 
4i6,  557,  685,  799,  912 , 1022, 
1128,  1237. 

(Pierre),  entrepreneur  de  l’aque- 
duc de  Maintenon,  16,  19, 120,  i56, 
159,  266,  3o3 , 4io,  437,  438,  55o, 
575,  701,  819, 93o, io4i,  1147. 

aîné  ( Pierre ) , arch . des  Bâtiments , 

entrepreneur  de  l’église  des  Invalides, 
468,  609, 726,  954. 

neveu  (Pierre),  entrepreneur, 

1 3 , 18,  19,  20, 21,  43, 67, 69, 112, 
137,  161,  157,  210,  215,267,284, 
295 , 3o4 , 329 , 356 , 4o2 , 429 , 468 , 
539,  568,  609, 726,  754,  817,  845, 
923,  925,  g53,  1011,  1032,  io34, 
1118, 1137,  11 3g,  n5i,  1174, 1227, 
1249,  i25o;  ses  héritiers,  867. 

(Pierre),  ter.,  220. 

expert  des  Bâtiments,  arcli.,  489, 

568,  626,  684,  6g4,  741,  798,  808, 
859,  908,  923,  972,  1018,  1019, 
1026, io3i, 1081, 1125, 1136,1192, 
1236,  1248. 

chandelier,  191,  342. 

inspecteur  des  Tuileries,  11 23, 

1234. 

Lemercier  (Jacques),  voit.,  76. 

Le  Moine  (Alphonse) , chanoine  de  Saint- 
Benoît,  347,  483. 

Lf.moinf.  or  la  Chenaye  (Jean),  marchand 
de  bois,  1 63. 

Lemoyne  (Gilles) , fondeur,  18,  19,  21, 
27,  35,  4o,  93, 116,  i55 , i58 , 1 5 9 , 
160,  166,  176,  180,  24o,  254,  261, 
3oo,  3o2 , 3o3 , 3io , 3ig,  325,  36o, 
363,  384, 4o6, 44o,  446,  465,  622, 
53o , 589,  601,  607,  65o,  655, 663, 
675, 707,  723,  766,  771,  777,  826, 
842,  881,  886,  891,  897,937,949, 
993,  997,  1009,  ioi4, 1047, 1062, 
1099,  no4,  1110,  1120,  n56, 
1171,  1211,  1216, 1220. 

(François),  p. , 128,  24i,  617, 

667,  708,  733,  85o,  955,  1071, 
1120,  n83. 

jard. , 606 , 722 , 84i,  949 , 1061, 

1169. 

— — jeune,  p.,  336. 

sc.,  3oi,  590,  852,  926,  g64, 

965,  io34,  1074,  noi,  n85. 
Lenègre,  fondeur,  190. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Lenez  (Nicolas),  portier  du  jardin  des 
Tuileries,  692,  8o4,  919,  1028, 

11 33, 1243. 

Le  Normand  (François),  jard.,  39,  70, 
179,  216,  220,  297,  B27,  358,  4ig, 
463,  6o5 , 688,  713,  722,  833,  84o, 
942,  961,  1025,  io53 , 1061,  n63, 
1172. 

syndic  des  religieuses  Capucines, 

193. 

Le  Nostre  (André),  arch.  dessinateur 
des  jardins,  46,  72,  i34,  i35,  i38, 
i3g,  186,  202,  216,  280,  283,  284, 
285, 287,  297,  348,  358,  425, 428, 

43 1 , 492,  566, 567,  671,  616, 63o, 
692 , 862  ; sa  veuve , 8o4 , 807. 

Léonard  (Frédéric),  marchand  de  bois, 
248. 

Lepage  , concierge  de  l’Académie  d’archi- 
tecture, 741. 

marchand  à Rouen,  195. 

Le  Pas,  maç. , 33 1. 

Le  Pautre,  dessinateur-graveur,  4 61, 
554,  681,  720,  798,  839,  855>  9°8’ 
gi4,  967,  10l8,  1023,  1076,  1124, 
1129,  1178,  1188,  1235,  1239. 

sc. , 56,  853,  g64,  965,  1073, 

1157,  ii77>  1 1 B 4 . 

Lépée  ou  Lespée,  greffier  des  Bâtiments, 
683,  797,  909,  9i4,  1019,  io36, 
1125,  1234. 

maç.,  292,  353. 

Lepeletier  , commissaire  de  la  marine  à 
Rouen , 6o3 , 884. 

Lepelletier  (Le  sr),  intendant  des  fi- 
nances , 1 5 , 69. 

Le  Picard  (Julien),  ser. , 825. 

Le  Pileur  (Jean),  sc. , 517,  65 1,  794. 

fondeur,  48,  190,  48o,  676;  sa 

veuve  et  ses  héritiers,  735. 

L’Épine  (Charles),  nattier,  1116. 

Le  Prestre,  batteur  d’or,  458. 

Leprince  (François),  marbrier,  3o3, 
3o4,  338,  44o,  576,  n48,  1186. 

Le  Prince  (Martin) , marbrier,  579 , 58 1, 
582. 

Lequin  (Le  s1),  bûcheron,  11 52. 

Le  Rogdedx,  charp. , 54g. 

Le  Rond  (Louis),  men. , 111,  256,  4oi, 
537,  582,  669,  786,  900,  1010. 
Lerot  (Silvain)  , scieur  de  pierre , 
1129. 

Le  Rodx  (Charles),  journalier,  1016, 
1121,  1232. 
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Le  Roux  (Christophe),  maître  des  ma- 
telots du  canal  de  Versailles,  4i,  181, 
276 , 325 , 465 , 607,  724 , 843 , 950 , 
1026,  io63,  1171. 

(Philippe),  voit. , 855 , 968,  io5g, 

1076. 

(Robert) , maç. , i45,2o6. 

(La  veuve  Robert),  prop. , 129. 

scieur  de  long , 1 63. 

Le  Roux  de  la  Tour  (François),  contrô- 
leur d’office  de  la  maison  du  Roi , 1 , 
58. 

Le  Roy  (Guillaume),  jard.  à Toulon, 
438,  492,  582,  63o,  702,  820,  932, 
q34, io4i. 

(Jacques),  jard. , 128. 

(Jean),  horloger,  976. 

(Louis),  ser.,  63. 

(Louis),  tourneur,  169,  3 1 3 , 

521,  5g5, 769. 

(Nicolas),  ser.,  8,  26,  45,  186, 

334,  387,  475,6i5,73i,848,  960. 

(Nicolas),  vannier,  78,  222. 

(Catherine),  sa  veuve,  237,  386, 

5ig. 

jard.,  79. 

ter.,  3gi. 

Leschaudelle  (Pierre  et  Jean-François), 
men.,  44, i84, 333,  476,  6i5, 761, 
848, 969 , 1068, 1180. 

Lescuyer  (Antoine),  dessinateur  et  in- 
specteur à Marly,  67,  124,  199,  270, 
346,  4i4,  490,  55i,  628,  682,  686, 
7Ô3,  796,  910,  966,  1020,  1123, 
1234. 

L’Espérance  (Claude),  ter.,  645,760, 
876. 

Lespine  (Jean),  voit.,  778. 

nattier,  1059. 

L’Espine,  ouvrier  poseur,  1242. 
Lespingola , sc. , 470,  546,  591,  612, 
7°9- 

Lespinouze  (Bernard),  vitr.,  27,  34, 
137,  i65 , 174, 286, 3io , 3i8  , 43o , 
446,  457,  56g,  588,  600, 65o,  695, 
706,  717,  809,  825,  837,  924,  937, 
g45,  io32,  1047,  io56,  1137, 1166. 
Le  Tellier  (Jean),  garçon  lapidaire, 

487. 

cabarelier  à Marly,  199,  273. 

marinier,  730,  847,  957,  1067, 

1179. 

Le  Tourneur  (Boberl),  carrier,  5o5. 
Lettard,  artificier  420. 


87. 
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Lettres  de  change,  56,  199,  346,  48g, 
627,  741,  859. 

et  paquets  concernant  les  Bâti- 
ments, 127,  273,  417,  4 1 8 , 558, 
800,  913,  917,  1026,  ll3l,  1242. 

Le  Vanneur  (Henri),  batelier,  78,  100, 
222,  273,  368,  390,418, 5oo,  526, 
558,  658,  773,  888,  1000,  1107. 
Levant  (Animaux  et  oiseaux  achetés  dans 
le),  63 1,  867. 

Levasseur  (César),  ter.,  82. 

(Louis),  tailleur  de  pierres,  85. 

(Pierre),  ter.,  372. 

(Le  sr),  prop.,  299,  36o. 

seigneur  du  Plessis-Raoul,  748, 

8i5. 

Le  Va  vasseur  (Jean),  ser. , 45. 

Leve'  (Pierre),  entrepreneur  de  maçon- 
nerie, 10,  i5,  3i,  65,  68,  293,  3o3, 

3 1 5 , 354 , 473 , 539,6i3, 670, 729, 
846,  967,  1118,  n48,  1179. 

L Eveillé  (René),  garde  de  la  Maîtrise 
de  Saint-Germain,  243. 

Levier,  p.  en  verre,  1175. 

Le  Vieux  (Gaucher),  jard.,  756,873, 
985. 

Le  Vouget,  voit.,  219. 

L’Hérault  (Nicolas),  plâtrier,  702,  822. 
L’Héritier,  trésorier  général  de  l’hôtel 
des  Invalides,  818,  io4o. 

Lhoste  (Philbert),  couv. , 110,  256, 
4oo, 537,  669,  785, 900,  1010. 
Liiuillier,  inspecteur  à Choisy  et  à Meu- 
don,  ia4,  268,  291,  35i,  4i3, 552. 
Liiuissier  (Paul),  dit  Nantois,  vannier, 
884. 

Liais  (Pierre  de),  45i,  584,  595. 

Liard,  preneur  de  taupes,  29,  168, 
3i3, 452,  5g4 , 712, 83i,g4o,  io5i, 
1160. 

Liart  (Pierre),  charp. , 2 48, 392. 

Libage  (Pavé  et  pierre  de),  390,  658, 
700,  1107. 

Liège  (Clous,  cuirs  et  manivelles  de) , 
io3,  248,  25i,  392,  3g3, 3g5, 527, 
528,  53o,  53 1 , 661,  775, 776, 889, 
890. 

Liesse  (Louis),  procureur  au  Parlement, 
816,866. 

Lieux  (Port  de),  776,  778. 

Lilas  de  Perse , 868. 

Limes  (Fourniture  de),  ioo4. 

Limours  (Château  de),  2o3. 

(Seigneurde),  n45,  n46,  îa. 


Lindaor  (Joseph),  voiturier,  387. 
Lionnois  père  ( Jean  ) , ter.  ,32,38,178, 
179,  327,  455, 46o,  462,  6o5,  714, 
721, 834 , 84o  ,943,948,972,  io54, 
n63. 

fils  (Pierre),  ter.,  38,  179,  327, 

462,  6o5,  721,  84o,  g48,  io54, 
ii63. 

Lisieux  (Carreaux  de  terre  cuite  de), 
3o,  36,  3i3, 832,  838. 

Lisqui  (Pierre),  marbrier,  11,  16,  17, 
20,  28,  35,  4o,  5o , 65,  96,  117, 
i56,  167,  175, 179, 191,  a42,  302 , 
3o3,  3o4  , 3i2 , 3ig,  323,  338,  385, 
44g,  45g,  463,  48i,  5i8,  546,  572, 
58i,  582,  592,  602,  606,  620,  677, 
710,  722, 728,  736,  820,  828,  829, 
838,  84i,  846,  854,  883,  906,  926, 
939, 946, 949,956, 966, 995, 101 5, 
io35,  io42,  1049,  io5o,  io58 , 
1061,  n4o,  n58,  1167,  1170, 
1177,  ll86-  1223,  1260. 

Litaud  (Martin),  inspecteur  à Marly, 
558,  628,  685,  742, 799. 

Livre  (Impression  du)  de  la  description 
de  l’église  des  Invalides,  1178. 

Livres  de  géographie  pour  les  pavillons 
des  globes  de  Marly,  1074,  1187, 
1216. 

de  plantes  en  miniature  du  Cabinet 

du  Roi,  47,  187,  335,  477,  617,  732. 
fournis  à l’Académie  d’architec- 
ture, 740. 

Lochon  dit  Percheron  (Julien),  ébéniste, 
29,  35,  117,  166,  262,  3o3 , 3o5 , 
3i  1,  3ig,  4o6,  446,  5i5 , 544,  572, 
58g,  65o,  675,  696,  710,  766,  791, 
795,  826,  937,  946,  io5o,  io58 , 
n4g,  1159,  1211,  1248. 

Lods  et  ventes  (Droits  de),  i48,  149, 
i54,  208,  212 , 434,  435,  4g4, 4g5, 
699 1 745'  746,  747,  81 3 , 863, 978, 
n46,  1200. 

Loeillet ( Pierre) , vannier,  g5 , 762 , 878. 
Loge  (île  de  la),  101,  io4,  i42,  203, 
3go, 888. 

Lognon,  voit. , 644. 

Loing  (Simon),  jard.,  n3,  n4,  118, 
258,  264,  4o3 , 407,  54o , 548,  671, 
678,  792,  906,  1016,  1118,  1121, 
1228,  123l. 

Loir  (Louis),  voit.,  192. 

Loire  (La),  groupe  de  marbre,  1072, 
n83,  n84. 


Loiseau  (Roland),  dit  Champignv,  inva- 
lide employé  au  Jardin  royal,  127, 
272, 417,  488,  656, 625. 

Loiselet  (Antoine),  horloger,  435,  4g6, 
574,  632. 

Loiseleur  (Jacques),  marchand  de  bois, 
25,  i64,  309,  3i6 , 444, 455,  582, 
587>  598>  7o6>  716,  825,  835,  936, 
g43,  io46,  io55,  1 1 54 , n65. 

Loison  (Charles),  maç. , 1217. 

Loistron  (Jean),  jard.  fleuriste,  5o6, 
526,  643,  656,  761,  770,  886,  997, 
no5,  1215. 

Longes,  ioo3,  1110. 

Longueville  (Hôtel  de).  Voy.  Paris. 

Lopin  (Valentin),  fontainier,  118,  119, 
259,  262,  264,  4o3 , 4o8  , 44i,  671, 

903. 1231. 

garde  des  moulins  de  Meudon, 

546,  54g,  678,  792,  906,  1016, 

1121. 1231. 

Lorain  (Claude),  ser.,  334. 

Lorraine  (Edmond  Coulon  , grand-maitre 
des  eaux  et  forêts  de),  207. 

Lorry  (Julien),  horloger,  5i,  84,  97, 
119,  192, 243, 244,  254, 262, 321, 
34o, 387,  399,  4og , 452, 482,  521, 
535, 548,  54g,  567,  621,  64o,  655, 

679i  693>  737>  758>  77°,  793,  807, 
854,  875,  886,  899,907,921,967, 
997’  1009 > ioi5, io3o,  1076, 1092, 
110B,  1121,  1 135 , 1188,  1205, 

1 2 1 5 , 123o,  1232,  1246. 

Louchet,  espèce  de  hoyau,  5o6. 

Louis  le  Débonnaire , médaille,  6i3,  728. 
Louis  XII,  médaille,  610,  727. 

Louis  XIII,  médaille,  612,  728. 

Louis  XIV  : changements  faits  par  ses 
ordres  dans  les  bosquets  de  Versailles , 
1240. 

étui  d’écaillc  de  tortue  à lui  des- 
tiné, 33g. 

fruits  nouveaux  à lui  présentés, 

129,  276,  420,  56o , 688,  689,  802, 
9i3. 

son  ordre  de  créer  des  jardins  po- 
tagers pour  l’alimentation  des  troupes , 
634. 

son  ordre  de  mettre  de  grandes 

carpes  dans  les  bassins  de  Marly,  885. 

son  ordre  de  refuser  un  présent  du 

chapitre  de  Strasbourg,  296,  357. 

son  ordre  de  teindre  des  étoffes 

pour  M1”'  de  Maintenon , 623. 


Louis  XIV  (Plantation  à Marly,  faite  en 
présence  de) , a4L 

son  portrait , peint  pour  1 Aca- 
démie d’architecture,  676,  733. 

son  portrait  en  pied , par  Rigault, 

827. 

son  portrait  par  Rigault  (Copies 

de),  1071. 

son  portrait  envoyé  en  Espagne, 

832. 

son  portrait  gravé,  435,  Ag5. 

son  présent  de  croix  et  chande- 
liers d’argent  à l’église  de  Strasbourg , 
483. 

son  présent  d’un  groupe  de  marbre 

au  chancelier  de  Pontchartrain  , 621. 

son  présent  d’une  tasse  dor  a la 

duchesse  de  Bourgogne,  33g. 

son  séjour  à Compiègne,  296, 

328,  357. 

son  séjour  à Fontainebleau,  276, 

3g6,  399,  4ai,  558,  56o,  688,  689, 
9l3,  1022,  ÎOQÔ,  ll3l,  1242. 

son  séjour  à Marly,  347,  646 , 762 , 

1095. 

son  voyaige  à Meudon  , 2 63. 

Loupendu  (Étamgde),  1227. 

Louvecienries.  V'oy.  Luciennes. 

Louvet  (Nicolass),  jard.,  87. 

Louvois,  Surimtendant  des  Bâtiments, 
22  , i55 , 86>8. 

(Tombenu  de  M.  de),  par  Girar- 

don,  22. 

Louvre  (Garenne  du),  688. 

(Palais  du),  46,  69,  128,  i5i, 

186,  187,  2o5,  210,  278,  288, 335, 
476,  616, 731,  732,  84g, 960,  968, 

1030,1064,1070,1173,1182. 

académies  de  peinture  et  d’archi- 
tecture. Voy.  Salles. 

appartement  de  la  duchesse  de 

Sferce  (Sforza),  48 1,  620. 

atelier  de  Coisevox,  737. 

atelier  du  côté  de  Saint-Germain- 

l’Auxerrois,  128,273,418. 

ateliers  de  sculpteurs,  44. 

balcons , 957. 

chapelle,  967. 

(Conférences  de  l’Académie  d’archi- 
tecture au) , 56 , i36 , 199 , 284 , 345 , 
429,  48g,  568, 626,  6g4, 741,  808, 
85g,  923,  972,  io3i,  1081,  n36, 
1248. 

expositions.  Voy.  Louvre  : galerie. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Louvre:  fontaines,  i36,  283, 429, 568, 
694,  808, 922,  io3i,  n36,  1248. 

galerie  (Grande),  482,  1182. 

galerie  (Exposition  de  peinture 

dans  la  grande) , 478 , 1189. 

galeries,  128,  i38,  i5i,  211, 

276, 285, 33i,  4i8,  43o, 477,  569, 
6g5,  810,  924,  959,  io33,  1070, 
1137,  124g. 

local  pour  les  modèles  des  travaux 

du  château  de  Marly,  192 , 284. 

logement  du  sr  Lambert,  9^9  > 

966. 

magasin , 892  , ioo3 , ioo4. 

(Magasins  des  marbres  du  roi  du 

Louvre) , p.  i322. 

maison  occupée  par  le  sr  de  Launay, 

311. 

modèles  et  ornements  y faits,  284 , 

429,  568,  694,  809,  923 , io32, 
n36,  1248. 

modèles  transportés  de  chez  le 

sieur  d’Orbay  à l’Académie  d’architec- 
ture, 333. 

modèles  et  moules  transportés  de 

la  chapelle  dans  la  salle  des  Antiques , 
967- 

offices  de  la  duchesse  de  Bour- 
gogne, 1078. 

orangerie,  1182. 

(Place  devant  le),  k'jh. 

péristyle,  5i. 

plan  (Levée  de),  966. 

salle  ou  magasin  des  antiques,  46 , 

52,  137,  284,  429,  617,  568,  626, 
694,  808,  923,  967,  io3i,  1081, 

1 1 36 , 1248. 

salles  des  Académies  de  peinture  et 

d’architecture,  423,  562,  689,734, 
740,  8o3 , 918,  io3o , n35,  1246. 

(Transport  de  pierre  de  taille  du)  à 

Versailles,  45 1. 

travaux  de  nivellement,  967,968. 

(Vieux),  i85. 

Loyer  d’un  vaisseau,  622. 

Loyers  de  maisons  et  héritages,  22,  56, 
57,  71,  io5,  119,  120,  i3i,  i3g, 
160, 199,  200,  202,  217,  251,  263, 
278,  287,  295,  3o6,  322,  346,  347, 
348,  356,  35g,  367,  370,  4o8 , 4n, 
426,  43i,  490,  492,  546, 571,  584, 
627-629,  63o,  697,  702,  704,  741- 
744,  753,  778,  8o4 , 811,  818,  822, 
869,  860,  861,  862, 926,  928,  g3o, 
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934,  973,  974,  975,  ioo4,  1037, 
io4i,  1082,  io84,  1089,  n4i,  1147, 
1193-1195,  1196, 1202. 

Loyselet,  accordeur,  299?  36 1. 

Loyseleur  (Joseph),  garçon  fontainier, 
200,  346,  490,  522,  628,  655,  743, 
771,  861,  886,  974,  997,  io83, 
no5,  1171,  1194,  i2i4. 

Loyson  ou  Loison  (Mathurin),  maç. , 
999 , 1 107,  1917- 

Lucas  (Étienne) , marchand , 1 1 02 , 1 io4. 

(François),  ser.,  45,  i5i,  i85, 

210,  334,  476,  615,731, 848,  1181. 

(Jacques),  plombier,  27,  35,  69, 

72,  g3,  io4,  108,  116,  137,  162, 
174, 187,  211,  212, 2i3, 24o, 24g, 
253,  285,  297,  3io,  3i8,  35g, 36i, 
362,  36g,  384,  3g3,  397,  4o6,  43o, 
446,  458,  477,  5i5,  52g,  544,  56g, 
589,  600, 617, 65o,  663, 674,  6g5, 
707,  717,  765,  777,  782,791,809, 
825,837,84g,  881,  891,  896,905, 
924, 925, 937,  g45,  961,  983, 993, 
ioi4 , io32  , io36 , 1047, 1067, 1070, 
1090,  1099,  1109,  1137,  n4o, 

1 155 , 1166,  1182,  i3ii,  1219, 
1223,  124g. 

.(Pierre),  ser.,  95g,  1069. 

(Pierre),  compagnon  plombier, 

56o. 

Lüce  (Barthélemy),  ouvrier,  38,  32  2. 
Luchet  (Jean),  ser.,  457,  484,  702. 

(Pierre  et  Gabriel),  frères,  ser., 

457. 

(Pierre),  invalide,  garde  de  la 

statue  équestre  de  l’hôtel  de  Vendôme , 

557. 

employé  dans  les  Bâtiments,  629. 

inspecteur  aux  Tuileries  et  à Mon- 
ceaux, 802,  916,  975,  1022,  1128, 
1238. 

Luciennes  ou  Louveciennes  ( Aqueduc  de  ) , 
io4,  io5,  3go,  3gi,  392,  396. 

avenues  de  la  pelouse,  770,  885, 

996, 1 io4 , i2i4. 

(Bois  de),  261,  861. 

(Étang  de),  720,861,  974, io83, 

1107,  1195, 1220. 

(Habitants  de),  663. 

jardin  du  gros  pavillon,  sur  les 

hauteurs,  888. 

logement  du  garde  des  étangs,  890. 

maison  (Démolition  de)  près 

l’aqueduc  de  la  Machine,  i3o. 
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COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU 


Luciennes  : maisons  (Démolition  de)  sous 
les  châtaigniers,  642. 

paroisse  Saint-Martin,  i43,2o4, 

435 , 4g 5 , 3 73 , 633 , 749, 812,818, 
864,  928,  929,  976,  97g,  n44, 
1199- 

(Pelouse  et  plants  d’ormes  de), 

635,  638, 659,  660,  662,  663, 664, 
770,  996,  12l4. 

(Pièce  d’eau  de),  i43,  205,  390, 

391,  53o,  889,  892. 

(Réservoir  de),  261,  3gi,  3g3, 

3g5,  421, 525,  526,  629, 63i,  56o, 
65g,  660,  663,  778,  999,  1000, 
io5o,  1112,  ng4,  1218. 

(Seigneurie  de) , ioo4. 

Lunague  ou  Lünac  , chirurgien  des  Gobe- 
lins,  54,  197,  343,  487,  625,  687, 
739,  857,  970,  1079,  1190,  1239. 

Lunettes  (Doubles),  484. 

Lutrin  (Aigle  de  bronze  servant  de), 
«97- 

Luxembourg  (Palais  du),  42,  46,  5i, 
i84,  i85,  186,  279, 283,  328,  332, 
335 , 34o,  347,  467,  475,  476, 483, 
56 1,  609, 6i3, 6i4 , 616, 620, 622, 
709,  725,  730,  731,  737,  844, 84g, 
854,  855, 919, 952,  967,  g58 ; 960, 
967,  1021,  1027,  io63, 1067,  1068, 
1069,  1070,  1071,  1075,  1076, 


Machet,  capitaine  au  régiment  des  Gardes 
Suisses,  169. 

Machine  à lever  et  transplanter  les  arbres , 
262  , 1231. 

Machine  à redresser  les  ormes,  5 10. 

élévatoire  des  eaux  de  la  rivière  de 

Bièvre,  749,  81 5. 

servant  d’ascenseur,  i64. 

Machines  pour  empêcher  les  cheminées 
de  fumer,  23,  161,  3o6,  374,  44i, 
54g,  585,  703,  821,  933,  io43. 

Machines  pour  le  transport  de  statues  de 
marbre,  885. 

Maçon  (Charles),  inspecteuràMarly^gg. 

(Jacques),  ter. , 644. 

Madeleine  (Eaux  de  la) , conduites  à Fon- 
tainebleau, 3g8,  535,  668,  783. 

Madrid  (Château  de),  46,  186,  271, 
334,  335,  43o,  476,  569,  616,  696, 
732,  810,  849,  924,  960,  io33, 
1069,  1 1 3 8 , 1182,  1249. 


1125,  h32,  1173,  1179,  1181, 
1182, 1188,  1245. 

Luxembourg  : appartements  et  galeries , 
423,  1076. 

basse-cour,  i34,  279,  425, 

562,  Ggo,  8o4,  919,  1027,  n3a, 
1243. 

bassin,  io42. 

cours,  423. 

enceinte  (Agrandissement  de  F), 

347,  483, 854. 

escaliers,  423. 

(Fontaines  du  palais  du),  i36, 

429,  568,  694,  808,  922,  io3i, 
n36,  1248. 

galerie  de  tableaux  de  Rubens, 

961,  962 , 1070,  1078. 

jardin  (Grand),  279,  423,  562, 

690,  8o3,  1027,  n3i,  1243. 

jardin  (Grand  bassin  octogone  du), 

i83. 

jardin  (Grande  grille  du),  i34, 

279, 425, 56 1 , 690,  8o3,  8o4, 919, 
1027, 1 1 32 , 1243. 

jardin  (Interdiction  aux  laquais 

d’entrer  dans  le),  178. 

jardin  (Enlèvementdc  marronniers 

du) , 276. 

jardin,  bassin  du  grand  parlerre, 

48. 

M 

Madrier  (Grégoire) , couvreur  en  chaume, 
172. 

Madriers  ( Couverture  de  joints  de) , 1 1 1 1 , 
1220. 

(Fourniture  de),  382,  4oo,  537, 

1108. 

(Repêchage  de) , 1220. 

de  chêne,  10.01,  n54,  1218. 

de  sapin,  1160. 

Magnan,  ter.,  1 096. 

Magnier  ou  Manière,  sc.,  33o,  471,  610, 
612  , 727,  728,  n84. 

Magny  (Claude),  surveillant,  6o5. 

aumônier  des  Bâtiments,  126, 

271,  4i5. 

Maheu  (Jean),  jard.,  128,  273,  419, 
55g,  687,  1239. 

fils , employé  sur  les  plants  et  pépi- 
nières, 802,  1022,  1024,  1239. 
Maheux  (Pierre),  voit. , 656. 

Maillart  (Fr.),  cordier,  io5g,  1168. 


ROI. 

Luxembourg  : jardin  (Petit)  de  Made- 
moiselle, 279,  423 , 662  , 8o3 , 1 1 32. 

jardin  de  Mmo  de  Guise,  i35, 

279,  423,  562,  690,  8o3,  919, 
1027,  n3i. 

jardin  de  l’Orangerie , 279,  423, 

562,  690,  8o3 , 1027,  1 i3i. 

manège  du  palais,  1076. 

parc  et  jardin , 5i. 

parterre  (Grand  ),  562,  690, 8o3, 

919,  1027,  n3i,  1 1 32. 

peintures  (Conservation  des),' 

1188. 

plans,  122. 

plants  d’arbres  (Anciens),  279, 

423,662,690,803, 1027,  n32,i243. 

grande  porte,  1 34 , 279 , 42  5 ,661, 

690,  8o3,  919,  1027,  h32,  1243. 

(Religieuses  du  Calvaire,  près  le), 

129. 

terrasse  ( Pavé  de  marbre  de  la  ) , 

1075. 

terrasses,  423,  6 1 3 , 736. 

Lyon,  79. 

(Hôtel  de  ville  de),  1022. 

(Voyage  du  sr  de  Cotte,  intendant 

des  Bâtiments,  à),  1022. 

Lyons  (Forêt  de),  760,  752,  980,  1087, 
1200. 

Lys  blancs  (Oignons  de),  365. 


Maillet  (CL),  marchand  de  bois,  1218. 
Maillets  (Fourniture  do),  176. 

Maillot  (Noël),  vannier,  96,  io5,25o, 
5ig,  G53,  758, 768,  g85. 
Maingourmois  (Briquetiers  de),  633. 

maisons  du  village  détruites  par 

l’inondation  de  l’Eure,  634. 

(Prés  de),  634. 

Maintenon  (Étoffes  teintes  pour  M"cde  ) , 
623.  - - 

Maintenon  (Aqueduc  de),  16,  19,  120, 
i48,  i56,  157,  209, 275, 288, 292, 
3o3, 34g, 4io, 437,  55o,  576,633; 
634,  701,  819,  930,  1147,  1232. 

arpentages  et  cartes  des  travaux, 

' 46i,  801,  953. 

• (Cbàteau  de),  3,  59,  61,  708. 

chemin  (Nouveau)  du  village  de 

Pierre,  i45 , 206. 

(Écluse  de),  200,  347,  628, 7§5, 

908,  IOI7,  1232.  


Mainlenon  (Fonds  de),  i5,  353. 

fourniture  et  transport  de  tuyaux 

de  fer,  36,  i48,  176, 208, 320,  45o, 

999 » ll6°- 

fourniture  et  transport  de  tuyaux 

de  plomb,  237. 

(Jardin  de),  i45,  206. 

logement  de  l’éclusier,  347,  628. 

maison  des  chanoines,  1017. 

maison  ruinée  par  les  travaux  de 

l’aqueduc,  1122,  1282. 

(Marquisat  de),  436. 

(Moulin  de),  206,  207. 

papier  terrier  du  marquisat , io64. 

pont  rouge  (Réparations  au), 

1122  , 1232. 

remboursements,  1122. 

(Rivière  de),  634. 

(Terre  de),  299,  36i. 

transport  de  menuiserie,  434,  àg5. 

— voyages  du  sieur  Desjardins,  4g6. 
Maisonneuve,  garçon fontainier,  4o,  i3o, 
180,  276,  324,  420,  464,  607,  724, 
842,  9Ôo,  1062,  1171. 

Maison  ruinée  par  les  travaux  de  1 aque- 
duc de  la  rivière  d’Eure,  1122. 

Maisons  et  héritages  acquis  par  le  Roi  ou 
lui  appartenant,  22 , 42 , 43 , 44 , 45 , 
47,  5o,  5i,  58,  71,  74,  75,  76,  79, 
80,  i5i,  160,  182,  i83 , 1 84 , i85 , 
187,  191,  201,  2o5,  207,  210,211, 
213,214,217,  218,  219, 22  3,  224, 
289,  3o6 , 328,  329,  33i,  332,  333, 
334,  335,  336,  33g,  35o,  357,  363, 
36g,  44o , 467,  473 , 474,  475,  476, 
477,  48 1,  482,  483,  497,  498,  5oo, 
609,  6i3 , 6i4,  6i5 , 616,  617,  618, 
619,  621,  622,  63i,  634,  63o , 637> 
6g5, 7o4, 707, 725,  729,  780, 731, 
782, 734,  736, 737,  745, 760, 751, 
753,  822 , 824,  844,  845,  846,  8âj, 
848,  84g,  85o,  85i,  854,  868,  869, 
9Ô2,  957,  958,  969,  960, 961,  962, 
966,  967,  976, 980,  981, g85, 1067, 
1070,  1071,  1076,  n43,  1179, 
1180,  1181,  1182,  1186,  1188, 
1197,  124o,  124i,  1242. 

Maistre,  cliarp. , 894. 

Majan,  voit.,  75. 

Majanville  (De).  — Voy.  Le  Besgue. 
Malgrange  (Denis),  épinglier,  119. 
Malherbe  (Nicolas),  vannier,  78,  222, 
24i,  367,  385,  499,637,752,870, 
1088, 1202. 
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Malimons  (Chantier  des),  633. 

Malingre  (Antoine) , voit.,  91. 

Mallet  (Jean) , charp.,  i3,  18, 24,  33, 

68 ,69,  n4,  i37,  i53,  i63, 171,213, 

21 4,  260,  284,  296,  3o5, 3o8,  3i6, 
357,  4o4,  429,  443,  455,  542,  568, 
586,  597,  672,  695,  705,  7i5, 789, 
794,  809,  823,  834,  903,  923,925, 
g35,  g43,  1012,  io32, io34,  io45, 
io54,  1137,  1139,  ii53,  n64, 
124g , 1260. 

Malo  (La  veuve),  épicier,  37. 

Maloret  (Pierre),  bûcheron,  237. 

Manceau  (Louis),  charron,  io5,  2 5i, 
394,  mi. 

Manessier  (Charles),  trésorier  général 
des  Bâtiments,  16,  17,  19,  20,21, 
22,  52,  64,  120,  i48,  i57,  i5g, 
192,  193,  209,  276,  288,  3oi,  302, 
3o3 , 34g,  438,  43g,  676,  577;  sa 
veuve,  193,  436,  496,  574,  632, 
699,  746,  816,  866,  929,  979, 
1039,  1086,  n45,  1199- 

(Domatre),  3o3,  43g. 

ou  Menessier  (Nicolas),  charp., 

4i,  181,  275,  276,  325,  465,  607, 
724,  843,  917,  g5o,  io63,  1171. 
Manet  (Bois  du),  33. 

Mangeoires,  3ig. 

Mangnier  (Pierre),  neveu  du  garde  de 
l'étang  de  Vieille-Église,  91 3. 

Manière,  sc.  — Voy.  Magnier. 

Manivelles,  io4,  662,  776,  890. 
Mannequins  en  osier  pour  arbrisseaux, 
78,  221,  367,  499,  5oi,  637,752, 
870, 981,  1088, 1202. 

Mannes  d’osier,  78,96,  io5 , 221,  222 , 

2 4 1 , 2 5 1 , 367,  368,  385,  4gg,  637, 
653,  752 , 758,  870,  957,  981,  986, 
io5g, 1088,  1111, 1202. 

(Charmille,  ormes  et  marronniers 

plantés  dans  des),  80,  635,  1087. 
Mansard  (Jules  Hardouin),  arch.,  123, 
1 35 , i36, 139, 201,  267,  283, 285, 
348,  4i2 , 43i,  4g2 , i24o. 

Manteaux  à livrée  pour  les  gardes-ri- 
goles, 178, 46i,  84o, g53. 

de  cheminées  (Faux)  ,96 , 167, 242. 

Manies  (Port  de),  3,  5g. 

Mantvieux  (Rochers  et  rocailles  de) , 520 , 
769. 

Manufacture  de  glaces  façon  de  Venise, 
168,  45o,  477,  5g3 , 696,  796,  83o, 
939,  1077,  u4i. 
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Marais  (La  dame  Claude),  veuve  Pate- 
nostre,  concierge  du  Chenil,  i3i,  280  , 

423,  563,  64i,  768,  874,  986, 
1093 , 1206. 

Marais  de  Paris  (Terreau  consommé  pris 
dans  les) , 644 , 763. 

dans  la  paroisse  de  Noisy,  747. 

Marbre  (Baluslres  de),  1186. 

(Bancs  de),  1102. 

(Bassins  de) , 452 , 453. 

(Bénitiers  de),  545,  852,  ioi5. 

(Blocs  de),  7,  17,  18,  20,  62, 

i56,  i58 , 160, i84, 3oi,  3o5,  34i, 
44o,  48i,  483,  676,  678,  579,  58o, 

58 1 , 582,  583,  584,  620,  622,  689, 
737,  820,  829, 852,  853,  931,  966, 
966,  966,  979,  1073,  n46 , 1 148 , 
n5o,  1186. 

(Bouquets  de  feuilles  de),  652. 

(Bustes  de) , i4o , 202 , 3oi,  474 , 

655,  770, 886. 

(Carreaux  de),  3o2,  3i2,  1187. 

(Chambranles  de),  17,  22,  96, 

i56,  449,  5i8,  783, 829. 

(Cheminées  de),  18,  19,  36,  49, 

5o,  i55,  i56,  169,  190,  191,  ig3, 
3o2 , 3o4,  3o5 , 338,  339,  48i, 

618,  546,  676,  5g3,  620,  677,  767, 
883, 917,  995,  1121,  n58,  1260. 

(Chevaux  de),  522,  620,  622, 

885,994. 

(Colonnes  de),  682,  979. 

(Consoles  de),  188,  n58. 

(Cordons  do) , 167. 

(Échantillons  de),  420. 

(Escalier  de),  733. 

(Fausses  gorges  de  cheminées  de) , 

16,  17,  159,  191,  3oi. 

(Faux  manteaux  de  cheminées  de) , 

96,  167, 212. 

(Foyers  de),  ig,i56. 

(Gaines  de),  883,  996. 

(Globe  de) , 5o. 

(Graillons  de),  1147. 

(Groupes  et  figures  de),  4,6,7, 

8,  10,  23,  4o,  44,  48,  5o,  5 1 , 52, 
60,63,64,91/96,  i4o,  167,  179, 
i83 , i84,  188,  189,  202,  24i,  2421, 
291,  299,  3o2,  323,  337,  339,  35i, 
36i,  420,  474,  478,  479,  48o,  484, 
5i8, 692,  606,  611,  618,  619,  621, 
655,  689, 709,  727,  728, 734,  767, 
770,  846,  852,  853,  855,  886,  946, 
g55,  g5ô,  g58,  963,  964,  966,  997, 
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1066,  107a,  1073,  no4, 
n83,  1186. 

Marbre  (Guéridons  de),  353. 

(Incrustations  de) , 29. 

(Marches  de) , 3o5. 

(Monstres  marins  de),  965. 

(Ouvrages  de  taille  de),  1101. 

— — (Pave  de),  ai,  £9,  5i,  3oi,  48 i , 
728,  729,  736,  846,  85o , 854,  956, 
1075, 1223. 

(Piédestaux  de),  5o,  1 84, 188,  217, 

299,  3o5, 33g,  353,  48i,  620, 853, 
854,  96G,  1073,  n84, 1186,  1213. 
— — (Pieds  detablede),  337,  48i,  734, 
964,  n58. 

(Pieds  de  vase  de),  1073. 

(Pierres  percées  de),  1213. 

(Pilastres  de),  3oi. 

(Plinthes  de),  96,  a4i,  692. 

(Retable  d’autel  de),  29. 

(Revêtements  de) , 767,  995 , 1102. 

(Scabellonsde),  i4o,  202 , 517, 996. 

(Socles  de),  20,  49,  190,  3o5, 

338,  692,  5g3,  853. 

(Tables  de),  i56,  160,  191,  4ao, 

48 1 , 683,  619,  620,  735,  767,  883, 
995>  997>  lloi’ 1 1 84. 

(Tablettes  de),  48,  167,  677. 

(Taille  de),  1101,1142,1167. 

(Termes de),  11,  20,  48,  4g,  65, 

190,  479,  592,  5g3,6i8,  963, 964, 
n84. 

(Têtes  de),  i4o,202. 

(Tracé  de  compartiments  de) , 967. 

(Tranches  de),  17,  18,  20,  22, 

61,  i55,  i56,  167,  i58,  i5g,  160, 
3oi,  3o2 , 3o5,  48 1 , 676, 577,  578, 
579,  58o,  58i,  682,  583,  584,  618, 
620,  728,  736,  819,  820,  821,  846, 
862,  g3i,  g56,  963,  g64,  965,  966, 
io4o,  1073,  1074,  1075,  n46, 
1147,  n48,  114g,  n5o,  1186. 

(Vases de) , 7,  9,  11,  20,  60,  62, 

63,  65,  167,  188,  189,  336,  337, 
34o,  448,  474,  479, 517, 691,  618, 
655, 709,  734,  767,  770,  829, 852, 
886,  963,  964,  997,  1072,  1073, 
no4, 1160,  1 1 84. 

blanc,  20,  21,  62,  63,  64,  65, 

i4o,  160,  202,  3oi,  3o2 , 3o5 , 336, 
337,  34o , 353,  4 8 1 , 545,  676,  577, 
678,  679,  58i,  682,  584,  734,  820, 
853,  963,  964,  978,  io42,  1073, 
1102 , 1 146 , 1 1 4g. 


Marbre  blanc  et  noir,  i4o,  202,  1187. 

blanc  veiné,  16,  19,  22,  159, 

160,  3o5 , 583, 584,  620,  978,  ii4g. 

bleu  turquin , 58 1. 

brèche  grise,  157,  682,  583, 584, 

818,  820,  931,  io4o  , io4i,  1 o4a , 
io43,  io44,  n46,  1147,  n48, 
1149,  n5o. 

brèche  noire,  58o,  58i. 

brèche  violette,  18,  579,  58o, 

58 1 , 677,  n4g  , 1186. 

brèche  de  Sauveterre,  ou  brèche 

grise,  58o , 58i,  584. 

griotte,  679. 

jaspé,  ii5o. 

noir,  482. 

de  petit  antique,  n5o. 

portor,  157,  i5g , 584,  819, 978, 

n46,  1147,  1149,  1161. 

serancolin,  678,  679,  58o,58i, 

682 , 583 , 584 , 620, 818 , 820,  io42 , 
n46,  1147,  n48,  n4g,  n5o. 

de  trait,  n5o. 

vert  de  Campan,  17,  18 , 19,20, 

ai,  i55,  i56,  167,  i58,  169,  160, 
3oi,  3oa,  3o3 , 3o4,  3o5,  339,  44o, 
576,677,678,579,  68o,58i,58a, 
583, o84 , 818,  820,821,930, io4i, 
io42,  io43  , 1 146 , 1147,  n48, 
1149,  n5o. 

vert  d’Égypte,  3o4,  678,  579, 

618 , 1147. 

vert  de  mer,  i55,  i56,  i58, 676, 

677,  58o,  584. 

Marbres  du  Cabinet  du  Roi,  5o. 

(Garde  des)  du  Roi,  34i,  4 1 3. 

( Magasin  des) , au  Cours-la-Reine , 

57. 

(Magasin  des),  hors  de  la  porte 

de  la  Conférence,  347,  974,  97g, 
iig5. 

(Magasin  des)  du  Roi,  au  Louvre, 
7,  16,  17,  18,  19,  20,  22,  61,62, 
125,  i55,  i56,  157,  i58,  169,  160, 
192,  3oi,  3o2 , 3o4 , 34i,  35o,  44o, 
483,  576,  577,  678,  579,  584,  623, 
729,732,  737,  801,818,819,820, 
849 , 856, 865, 931, 960, 9 78, 1026, 
io4o,  io4i,  io42,  io43,  1070, 
n46,  1147,  1 148 , 1149,  n5o, 
1187. 

(Toisés  de),  169 , 4i3 , 1026. 

du  Roi  à Versailles  et  à Rouen  (Vi- 
site des),  559 , 1026. 


Marbres  de  Bourbonnais,  583,  684,  931, 
n5o. 

de  Carrare,  48 1,  853. 

d’Ecosse,  1149,  n5o,  1187. 

d’Italie,  978,  1186. 

de  Languedoc,  16,  17,21,156, 

157,  i58,  169, 160,  167,  289, 296, 
3o4,  35o,  353,  356,  420,  44o,  676, 
578’  579, 58o,  681, 682,  583,584, 
8i4,  818,  819,  820,  821,  822,  865, 
93o,  g3i,  979,  io4o,  io4i,  io42, 
io43,  io44 , 1 146 , 1147 , n48, 
n4g,  n5o. 

d’Ogilvy,  1 1 48 , 1187. 

des  Pyrénées,  289,  295,  35o, 

356,  420, 8i4,  865,  979. 

de  Rance,  i4o,  202. 

de  Saint-Bodery,  979. 

de  Sainte-Baume,  18,  i58. 

de  Sicile,  679,  58 1. 

Marbrier  (Gratification  pour  aider  à la 
réception  d’un  maître),  274. 

Marbriers  associés  (Travaux  de),  829. 
Marc  de  vigne,  24,  75,  162  , 307,  585, 
822. 

Marcelin  (Dominique),  potier  de  terre, 
78,  222,  370,  637,  870, 982,  1088. 
Marcellin  , gr.  de  numéros  en  marbre , 
484. 

Marchand  (Étienne),  grav.,  108,  254, 
397,  534 , 668 ,783,897, 1007,  11 14, 
1223. 

(François),  men.,  g83. 

(La  veuve  François),  fermière  de 

la  ferme  de  Bougival,  i42  , 2o3. 

(Nicolas),  ter.  et  voit.,  107,  2Ô2, 

395. 

commis  au  bureau  de  la  Surinten- 
dance, 57,  124,  129,  269,  347,  4i3 , 
491,  554, 681,798,839,908, 1018, 
1024,  1124,  n3o,  1235,  i24i. 

maç. , 539. 

Marché  onéreux  pour  un  entrepreneur, 
43g. 

pour  la  démolition  d’un  bâtiment 

à Fontainebleau,  819. 

Marches  de  marbre,  3o5. 

en  pierre  de  Tonnerre,  ia4i. 

Marchés  passés  au  nom  du  cardinal  de 
Mazarin  (Lacération  de),  701. 

Marcille  (La  veuve  du  sr),  commis  des 
postes  à Sedan  , io3 , 248 , 392 , 528. 
Marcottage,  224,  36g,  637,  871,  982. 
Marcou  (Gérard),  entrepreneur  de  ma- 
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n3o, 


çonnerie,  ai,  3i,  71,  137,  i53,  161, 
170, 31 3,  3i4,  284,  397,  3o5,  3i5, 
35g, 36o, 4ag , 44i,  453, 46i,  568, 
583,695,703,  754,809,817,933, 
933,  io3a , io43 , 1137,  n5i,  ia49; 
scs  héritiers , 867. 

Mabcourelle  (Jean),  banquier,  741. 

Mare  (Jacques),  maç. , 803. 

Maréchal  (La  veuve  d’Étienne),  jard., 
74. 

Mareil  (Territoire  de),  5ia. 

Mares  (Comblement  de),  aa6. 

(Nettoiement  de),  5a4. 

Mar  est  (Château  de) , 1 1 89.  — Voy.  Des- 
marest. 

Mariage  d’Alexandre  et  de  Roxane  ( Le  ) , 
tapisserie , a8g , 35o. 

de  la  Vierge  et  de  saint  Joseph  (Le) , 

tab. , 3ig. 

Mabie  (Jean),  men.,  599. 

(Marie-Marguerite),  veuve  du  s1 

Pillemay,  portier  du  parc  de  Chaville, 
io37. 

Marié  (Claude), manœuvre,  n3o,  ia4o, 
ia4a. 

(Philippe),  ser. , 674,  790. 

Mariette, compagnon  fontainier  a arc- 
aux-cerfs,  801. 

Marigault  (Guillaume),  habitant  du  ha- 
meau de  Saint-Antoine,  i45,  306. 
Marigner,  commis  des  Batiments,  73, 
134,  369,  393,  354,  4i3 , 435, 46i, 
495, 553, 574,  6o3 , 63s,  680,  699, 
74G,  797,  8i3,  866,911,938,977, 
1018,  1039,  io85 , 1133,  n44 , 
II98, 1332. 

Marin  (Le  sr),  bûcheron,  11 52. 

Marjault  (Tuilerie  de),  978. 

Marlous  pour  la  Ménagerie,  867. 

Marly  (Curé  de),  i4o,  288,  34g,  433, 
4g3,  672,  63o,  697,  745,  811,  8i5, 
863,  866,  927,  976,  1037,  io38 , 
io85 , ii42,  1196. 

(Fonds  de),  i4o,  202,  288,  34g, 

433, 4g3,  672,  63o,  643,  697,  745, 
811,  862,  927,  976,  io37,  io85, 
ii43,  1196. 

abreuvoir  (Grand),  4 17. 

abreuvoir  (Nouvel),  299,  3oo, 

352,  36i,  374,  378,  379,  38o,  384, 
422,  435,  496,  5o5 , 5o6,  5o7,  609, 
5i3,  5i5 , 533,  637,  643,  644,645, 
7Û8 , 761,  762,  816,  877,  885, 963, 
989, 1096,  1097. 
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Marly  : abreuvoir  du  bas  du  jardin,  988. 

abreuvoir  des  écuries  du  Roi,  232. 

abreuvoir  des  gardes  du  corps, 

232. 

abreuvoirs,  509. 

allée  au  bout  du  pavillon  des  bà- 

timènts,  375. 

allée  du  Belvédère  (Grande),  645. 

allée  de  la  ceinture  du  parc , 89 , 

36i,  378,  606,  5n,  646,  1096. 

allée  vis-à-vis  la  grande  grille, 

224,  659. 

allée  verte  du  derrière  du  château, 

91,  2 15 , 228,  229,332,  244,  245. 

allée  de  la  rivière , 229,  23o,23i, 

232,  233,  236,  38i,  877,  878. 

allée  royale  du  parc , iog4. 

allées,  88,  95,  375,  376,  646, 

702,987. 

allées  au  derrière  des  pavillons 

des  deux  ailes,  90,  378. 

allées  au  devant  des  pavillons  du 

côté  du  village,  86,  90,  23o. 

allées  au  pourtour  du  château, 

523. 

allées  au  pourtour  de  la  pièce 

d’eau,  88. 

allées  au  pourtour  des  réservoirs 

du  dessus,  233,  5o6,  5io. 

allées  du  bois  joignant  le  mail, 

5o6. 

allées  du  bois  de  la  Princesse, 

379- 

allées  du  bois  du  côté  gauche  de 

la  rivière,  989. 

allées  du  jardin  haut,  643,  760, 

761,  1207. 

allées  joignant  le  bosquet  du  côté 

de  Luciennes,  23o,  23i. 

allées  du  Mail,  376,  5io. 

allées  nouvelles  du  bois,  23o, 

23i,  235,  375. 

allées  des  nouveaux  bosquets,  877. 

allées  d’orme  en  portique,  86, 

95,  96,  99,  232,  377,  38i. 

allées  des  ormes  en  boule,  38o. 

allées  de  la  patte  d’oie  en  face  de 

la  grille,  769. 

appartement  de  la  duchesse  de 

Bourgogne,  995,  ioi4. 

1 appartement  de  la  princesse  de 
CONTI,  2 42. 

appartement  du  duc  et  de  la  du- 
chesse du  Maine,  5 1 8. 
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Marly  : appartement  de  M"'”  de  Maintenon  , 
764,  767,  768,  883,  995. 

appartement  de  Monseigneur,  991 , 

ioi4. 

— — appartement  de  Monsieur  et  de 
Madame,  65 1. 

appartement  du  Roi,  5i3,  617, 

649 , 652.  — - Yoy.  ci-après  : chambre 
du  Roi. 

appartements,  18,  49,  85,  382, 

45o,  478,  5i5 , 518,619,  800,  883, 
884,  916,  1026,  1245. 

appartements  du  bâtiment  neuf, 

64g,  764,  766,  966. 

appartemeuts  hauts  du  château, 

5i8. 

appartements  verts  du  château, 

38 1 , 765,  766,  880,  iog3. 

aqueduc  ( Grand) , i43 , 2o4,  23o. 

aqueduc  au-dessous  des  rochers, 

90. 

— — aqueduc  au-dessus  de  la  nouvelle 
route,  5o7. 

aqueduc  du  bout  du  jardin , 377. 

aquedue  joignant  le  grand  mur 

de  terrasse,  234. 

aqueduc  sous  la  chaussée,  91. 

aqueducs,  85,  99,  355,  38i. 

arpentages  des  bois,  io64. 

attiques  des  pavillons  et  du  châ- 
teau, 65i,  767,  882,  994. 

avenue  du  derrière  du  château, 

235. 

avenue  de  la  porte  Saint-Antoine , 

819. 

avenue  principale,  229, 233, 234, 

23g , 5i6 , 5i8. 

avenue  royale,  1213. 

avenue  de  Versailles,  871. 

avenues  (Nouvelles) , 435. 

avenues  près  du  nouvel  abreuvoir, 

4g6 , 748. 

bains , 97. 

balustrade  du  bout  du  jardin , 5 1 6. 

bancs  de  pierre,  65 1. 

bassin  du  bosquet  du  couchant, 

884,  1099. 

— — bassin  des  carpes  (Nouveau) , 875 , 

885,  987,  988,  998,  io5o , 1074, 
iog3, 1099, 1100, 1101, 1106,  n84, 
n85,  1212. 

bassin  de  derrière  du  château,  86 , 

88,  90, 232,  234,  235,  238. 

bassin  (Grand)  en  demi -lune, 

88 
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189,  a 36,  37 4 ,376,  5og,  522  , 643, 
1096. 

Marly  : bassin  de  la  Gerbe,  a3i,  375, 
5og. 

bassin  du  Grand  jet,  239. 

bassin  haut  de  l’abreuvoir,  377, 

5o6,  64. 

bassin  des  Persées,  1073. 

bassin  des  Quatre  jets,  a35. 

bassin  du  Rocher,  11 85. 

bassin  rond  au-dessous  de  l’abreu- 
voir, 643,  645,  762,  1106,  1208. 

bassins  (Nouveaux)  du  bosquet  et 

jardin,  887,  992,  1074,  n3o,n85. 

bassins  de  la  cascade  ou  rivière, 

90,  216,  a33,  a4o,  377,  38i,  5o5, 
607,  644,  760,  762,  768,  io5o. 

bassins  des  fontaines  des  prés, 

377. 

bassins  ( Petits  ) de  la  nouvelle  pépi- 
nière du  village,  5og. 

bassins  du  pare,  885. 

bassins  ronds  des  appartements 

verts,  1093,  1097,  1099,1100,  1101, 
1106, 1213. 

bassins  ronds  du  jardin  bas,  88. 

bateaux  ou  chaloupes , 385,  ioo4. 

^ bâtiment  ( Nouveau  ) derrière  le  pre- 
mier commun  , 88,  23i. 

bâtiment  neuf  adossé  aux  corps  de 

garde  suisse  et  français,  1097,  1098, 
1100,  1212. 

bâtiment  rond  au  côté  gauche 

delà  rivière,  234,  3oo,  379,  5i6, 

769- 

bâtiment  ( Grand)  sur  le  chemin  de 

Versailles,  387. 

bâtiments  (Changements  aux) , 89, 

92,  98. 

- bâtiments  (Nouveaux),  67,  68, 
69,  72,  73,  85,  91,  92,  93,  94, 
238,239,240,292,  5o5 , 5o6,  612, 
5i3,  6i4,  5i5,  5i6, 648,  649,  65o, 
65i,  764,  879,  880,  932,  987,  990, 
991’  992 > 993,  *o4o,  iog3,  1096, 
1097,  1098,  1216. 

• bâtiments  (Nouveaux)  au-dessus 

des  offices  de  M.  Blouin,  1209,1210, 
1211,  1212. 

bâtiments  (Nouveaux)  du  gobelet, 

pain  et  vin,  93, 97,  229,  a4i,  1209, 
1210,  1211,  1212. 

— — belvédère  de  la  commune,  645, 
660. 


Marly  : belvédère  devant  la  grille,  658, 
659,  686. 

belvédère  du  jardin  haut,  645, 

759- 

berceaux,  87,  a34,  235,  621, 

99°- 

bois  au-dessus  du  bâtiment  rond , 

a3o. 

bois  au-dessus  et  joignant  le  bos- 
quet, 235,  38i,  1094. 

bois  des  deux  côtés  du  château, 

607,  5n,  521. 

bois  derrière  les  écuries  des  gardes 

du  corps,  609. 

bois  du  Mail,  376,  377. 

bois  de  la  Princesse,  376,  378, 

379 , 38o,  607,  5o8,  5i6,  5i8, 647. 

bosquet  (Allées  du),  88,  90. 

bosquet  (Niches  du),  24 1. 

bosquet  (Statues  du),  652,  767, 

997,  no4. 

bosquet  du  côté  de  Luciennes , 85 , 

86,  90,  229,  23o. 

bosquet  du  côté  du  village,  87, 

38)  97)  99>  236,  1024,  1129,  i24o. 

bosquet  du  couchant,  646,  763, 

764,  875,  880,  881,  883. 

bosquet  du  levant,  a3i,  375, 

646,  767,  878,  880,  883. 

bosquets,  91,  23i,  232,  236, 

237,  375,  38i,  5o6,  646,  654,  853, 
876)  879,  916,  989,  998  , 1102, 
12l3,  1215,  1217. 

bosquets  derrière  les  pavillons, 

§7)  97- 

bosquets  gardés  pendant  le  séjour 

de  Louis  XIV,  646,  762,  877,  989, 
1095,  1207. 

bouquet,  38o. 

bronzes  du  jardin,  622, 655, 771, 

886,  997,  1106. 

bureau  des  dessins,  1216. 

— bustes  de  la  salle  des  antiques  de 
Paris  transportés  dans  le  jardin,  617. 

bustes  des  salles  des  petits  bois, 

607,  655,  770,  883,  886. 

cabaret  exproprié , 199,273. 

cabinet  (Nouveau)  du  bois  de  la 

Princesse,  5i6,  5i8. 

cabinet  du  bosquet  du  couchant, 

882. 

cabinets  du  Mail,  764,  1012. 

carrière  à glaise,  2 32,  38 1,  999. 

carrière  de  la  côte,  379 , 38o. 


Marly  : cartes  des  bois  des  environs,  1 o64. 

cartes  et  dessins,  1216. 

cascade,  i4,  37,  67,  g3,  96,  99, 

128, 129,  233,  235,  236,  374,  607, 
509, 6i4,  5i5,  617,  519,  620,  622, 
525,  652,  1073,  1074. 

cascade  (Nouvelle)  du  bosquet  du 
couchant,  882,,  883. 

cascade  du  bosquet  du  levant, 

767,  772,  1212. 

cascade  nouvelle  à l’allée  du  der- 
rière du  château,  245. 

cascade  projetée  dans  le  bois  de  la 

Princesse,  5o8. 

cascades  du  bas  du  jardin , 87,  236. 

chambre  de  Mmo  de  Maintenon  , 

995. 

chambre  de  Monseigneur,  3o5 , 

339. 

chambre  du  Roi,  5i8, 767. 

chapelle,  23o,  376,  58o,  1100, 

n5o,  n85,  1211,  1212,  1 2 1 3. 

chapelle  ( Horloge  de  la  ) , 387. 

chapelle  (Suisses  de  la),  375. 

chariot  de  la  ramasse  ou  roulette, 

99,  238,  245,  383,  5i3,  64g,  652. 

charmille  (Grande)  nouvellement 

plantée,  229,  234,  235,  237,  244, 
366,  374,  376,  377,  38o,  38i,  382, 
507,  5o8,  509,  653,  1208. 

châtaigniers,  86,  235,  237,  362, 

375,  376,  377,  38i,  382,  609,  611, 
5i2, 642, 647,  748, 818,  878, 1094, 
1208. 

château,  6,  8,  11,  i3,  58,  65, 

68,  84,  85-g,  i43,  i44,  i46,  i48, 
161,  162,  186,  188,  190,  191,  2o4 , 
206, 211,  212,  2i4- 2 16 , 229,  237, 
238,  239,  24o,  242-244,  295,  298, 
299,  3oo,  3o4,  35g,  36i-363,  373, 
382-384,386,  387,  435, 6o4,  5o5, 
509,  5n,  5i3-5i6,  519-622,  676, 
5g3,  642-645,  648-65i,  655,  656, 
707-709,711,  718,  734,  735,  759- 
761,  763-767,  770-772,  876-877, 
879,  881,  882,  887,  964-966,  987, 
99°-993)  995)  999.  1024,  io42, 
io44,  io46,  1047,  1094,  1095, 
1097-1101,  no5,  1106,  1129, 
1149,  n55,  1187,  1206-1213, 

1216,  1217. 

chaussées  du  village,  5 1 5. 

chemin  (Nouveau)  au-dessous  de 

l’abreuvoir,  5o6,  643. 


Marly  : chemin  derrière  les  berceaux , 5 a 1 . 

chemin  (Nouveau)  derrière  le 

château,  i5a,  an,  a3o,  a3o,  376, 
611. 

chemin  des  carrières,  1106. 

chemin  du  grand  bassin  rond, 

iao8. 

_ — chemin  neuf  à côté  de  la  rivière, 
5o8 , 5io. 

chemin  de  Saint-Cyr,  718. 

chemin  de  Saint- Germain,  1106. 

chemin  de  Versailles,  i46,  ao6, 

a34,  367,  387. 

chemins  dans  la  châtaigneraie, 

748. 

chemins  et  cours  pavés,  643. 

chenil  (Grand),  878,  879,  880. 

— — cimetière  de  Marly-le-Bourg  (Trans- 

lation du),  816,  878. 

cimetière  de  la  paroisse  de  Marly- 

le-Châtel,  816,  878. 

citerne  (Grande),  iog4. 

clos  du  chenil,  878. 

- clos  du  sieur  de  la  Rabellerie 

(Expropriation  du),  673,  63i. 

commun  (Premier),  86,  88,  a3i. 

commun  (Deuxième),  90,  p4. 

commun  (Grand),  329,  620. 

communs,  88,  89,  94. 

— — communs  (Petit  bâtiment  neuf  joi- 
gnant les),  766,  882. 

conduite  de  la  bonne  eau,  97,  99’ 

235,  391, 392. 

conduite  du  réservoir,  91. 

■ — conduites  des  bassins  et  fontaines, 

332,  233,  243,  244,  378,  507,  5ia, 
5ig,  644,  65g,  711,  83o,  g4o , 987, 
io5o,  no4,  1169. 

corbeilles  de  fleurs  et  de  fruits  au- 

dessus  des  portiques,  990. 

corps  de  garde  suisse  et  français, 

89,  98,  229,  a34,  235,  a3g,  a44, 
5io,  5i5,  5ao,  932,  987,  990,  991, 
992,  993,  994,  io4o,  1096,  1097, 
1100, 1212. 

cour  (Nouvelle)  au  bout  du  bâti- 
ment rond , 379. 

— — couverture  d’ardoise,  238,  612. 

■ couverture  de  plomb,  621. 

——  cuve  avec  figure  d’Agrippine  à 

Marly,  99. 

demi-lune  de  l’entrée  du  château 

et  du  parc,  189,  229,  235,  a38, 
339, 4g6,  5ao,  669,  760. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Marly  : démolitions,  3o3 , 38o , 388 , 435, 
496 , 509 , 676 , 64a , 647,  648 , 656 , 
763,  81a,  81 3,  863,  864,  878,989, 
1206. 

(Dépenses  de),  61,  85-99 , *63, 

228-245,  373-388,  5o5-5a3 , 56o, 
642-656, 769-772, 876,  887-999, 
1093-1106,  1206-1217. 

(Descente  de),  89,  g4,  23o,a3i, 

379, 5i8. 

dessins  des  modèles  des  nappes  de 

la  cascade,  1071. 

dessins  et  plans  des  bâtiments, 

557. 

écuries,  90,  5 10. 

écuries  des  gardes  du  corps,  5og. 

écuries  du  Roi,  90,  93. 

église,  863. 

enlèvement  des  neiges,  376,  378. 

entresol  des  porteurs  de  chaises, 

98. 

— — éperon,  5i5. 

escalier  au  bas  de  la  rivière,  963. 

escalier  (Grand)  du  jardin,  91, 

236,  374. 

escaliers,  385. 

escarpolette,  86,  734. 

étang,  720. 

fabrique  paroissiale,  816,  866. 

— feu  d’artifice,  1069,  1068,  1076, 
1078,  1097,  1098,  1100,  no3, 
1106,  n3o,  1192. 

figures  et  groupes  de  marbre  ,91, 

gG,  a4i,  a4a,  29g,  337,  36i,  385, 
5i8 , 734,  737,  770,  g63,  964,965, 
966,  996,  1073,  1074,  1186. 

fléaux  (Trois),  880. 

fontaine  d’Agrippine,  99,  190, 

a4i. 

fontaine  d’Amphitrite,  1211. 

fontaine  des  carpes,  1211. 

fontaine  des  doubles  nappes,  96, 

97,  99,  161,  210,  238,  a4a,  a43, 
a45. 

fontaine  des  nappes  (Démolition 

de  la) , 388. 

fontaine  du  rocher,  377. 

fontaine  des  sources,  210. 

fontaines,  36,98,176,  190,239, 

24i,  243,  244,  320,  36o,  362,  363, 
388,  45o,  5ai,  5aa, 65o,  653,  655, 
711,  769,  770,  771,  8i3,  8i4,  83o, 
864,  8&5,  883,  885,  886,993,997, 
no4,  no5,  iai4,  iai5. 
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Marly  : fontaines  (Nouvelles),  96,  97. 

fontaines  supprimées , 2.33. 

fontaines,  dites  les  Pareilles,  386. 

fontaines  de  plomb,  48,  98,  189, 

a43,  a44,  336,  337. 

fontaines  des  rochers , 90. 

fontainiers,  769. 

forêt,  76,  86,  91,228,230,  a3i, 

a35,  a36,  237,  362,  376,  377,  38o, 
38 1 , 382,  509,  5io,  5n,  5i2,  5a3, 
646,  648,  656, 757,  769,  760, 771, 
989,  io95. 

forêt  (Barrières  de  la),  64g,  765. 

forêt  (Routes  et  allées  de  la),  86, 

87,  229,  23o,  236,  237,  375,  377, 
509,  5io,  5n,  612,  520,  523,  645, 
646,647,762, 815,997, 1095,1096, 
no5,  1 2 1 5 , i24o. 

forêt  (Taupière  de  la),  228. 

fosses  d’aisances  (Nouvelles),  90 , 

243,386,  520,654,  769,  886,996, 
no3,  1216. 

fosses  d’aisances  des  offices,  97. 

garde-meuble  (Nouveau),  1216. 

garde-robe  du  Roi,  19,  4g,  3o2, 

33g,  5i3,  649,  881,  g64. 

glacière  (Nouvelle),  763. 

glacières  du  parc,  88,  89,  92, 

99,  23 1,  238,  377,  378,  607,  5i3 , 
644,  761,  818,  877,  991,  996,  999, 
1097,  1106,  1207,  1209, 1217. 

glacières  brûlées  (Rétablissement 

de) , 612 , 5 1 3. 

glacis  du  château  et  du  jardin,  87, 

88,  90,  236,  36i,  378,  507,  5o8, 
5n,  644,  659,  660,  762,  877,  988, 
1094,  1096,  1097. 

globes  céleste  etterrestredujardin, 

958 , g64,  965,  968,969,  992,994, 
998 , 999 , 1068 , 1069 , 1073 , 1074, 
1076,  1076,  1077,  1098,  1099, 

1100,  1106,  1129,  1181,  1 183, 

n85,  1186,  1187,  1212,  1238, 

124l. 

grille  (Grande),  224,  229,  235, 

239,  25i,  53i,  65g,  662,  663,  664, 
748. 

grille  principale  démolie,  23 1. 

grille  près  de  la  chapelle,  5 80. 

grille  du  Trou  d’Enfer,  643,  653, 

760 , 762  , 769. 

grilles  de  l’entrée  de  la  principale 

avenue,  5 16. 

grille  du  petit  parc,  662. 

88. 
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Marly  : grottes,  769. 

groupe  de  ï'Atalante  parLEPADTRE, 

118  4. 


Marly  : jardin  de  M.  Fagon,  769. 

jardin  des  fleurs  (Nouveau),  64a, 

656. 


groupe  de  Bacchus  et  Ariane,  1072. 

groupe  du  côté  gauche  des  Nappes , 

617. 

groupe  de  Nymphes  pour  la  rivière , 

963,  1072,  n83,  n84. 

groupe  des  Renommées , par  Coesy- 

vox,  522,  734,847,852,853,854, 
855,  856,  885,  963,  995,  1022, 
n83. 

groupe  du  Temps  qui  élève  la  Vertu 

et  les  Arts,  853. 

groupe  de  van  Clève  pour  la  rivière, 

964,  1072,  n83. 

groupes,  1101,  1186. 

groupes  de  Bergers  et  bergères, 

852 , 965,  1073. 

groupes  de  Chasseurs  de  Coüstou, 

963,  1072, 1073,  n84,  n85. 

groupe  de  chevaux,  522 , 620, 622 , 

689,  885,  887,  994. 

groupes  de  Coisvox  pour  la  rivière, 

963,  1072,  1073,  n83. 

groupes  d’enfants,  235 , 238,  338, 

385,  853,  965,  966,  1073,  1074. 

(Héritages  sis  à),  12,  66. 

hangars  des  chevaux  des  gardes 

du  corps,  97. 

horloge  du  château,  97,  98,  243, 

244,  388,  520,  521,  653,  655, 770, 
886,  997,  998,  no5,  1214 , 1 2 1 5. 

île  du  bassin  des  carpes , dite  Ile 

cl’Amour,  1100,  1101,  1106,  n5o, 

1 1 85 , 1212 , 1213 , 1217. 

illuminations,  1110. 

jardin  (Agrandissement du),  1129. 

jardin  (Barrières  de  fer  du),  234. 

jardin  (Petits  bois  du),  647. 

jardin  (Groupes  d’enfants  du) , 99, 

235,  238,  385,  5i6. 

jardin  (Mur  de  terrasse  du),  609. 

jardin  (Regards  du),  23o,  233, 

236,  5n. 

jardin  (Statues  du),  8,  96,  24i, 

2Ô2,  337,  338,  517,  622,  65i,  652, 
655,  770, 771,  886, 994, 997, 1072, 
1073,  no4,  no5,  i2i5. 

jardin  bas,  644, 760. 

jardin  haut,  742,  760,  761,  762, 

76g,  861,  876,  885,  996,  1012, 

1 io4,  i2i4. 

jardin  du  château,  233. 


jardin  du  village , 233. 

jardins  de,  12,  i3,  i4,  63,  66, 

67,  74,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  93, 
95,96,98, i5i, 188,  189,205,  218, 
229,230,  232,  235,  236,  237,  239, 
240,  242,  244,  36 1 , 362,  363,  366, 
375,  376,  377,  378, 379,  38o, 38i, 
382,  386,  388,  4i8 , 48i,  497,  498, 
5o6,  507,  5o8,  509,  5io,  5i 1,  5i6, 
617,  5 1 8 , 5i9,  520,  621,  522,  623, 
674,  635,  636,  638,  643,  644,646, 
647,  648,  65i,  652,  655,  656,  734, 
751,  762,  766,  767,  768,  769,  770, 
771,  862,  853,  869,  870,  876,  878, 
881,  884,  885,  887,  916,  963,  988, 

9^9 . 99°.  994. 996>  997-  999.  1012, 
1022,  1024,  1060,  1087,  iog5, 

1096,  1102,  no4,  1106,  1160, 

1200,  1201,  1208,  1212,  12l4 , 

1216,  1216,  1217,  1240. 

— jardins  des  Suisses,  de  la  chapelle 
et  des  offices,  375. 

jeu  d’anneau  tournant,  5 1 5. 

jeu  de  Trou-Madame,  5i5. 

lanternes  du  château,  56o. 

lavoir  de  la  blanchisseuse , 876. 

logement  du  chirurgien  des  Bâti- 
ments, 742,  860,  973, 1082,  iig4. 

logement  des  garçons  fontainiers , 

67,  200,  346,  4go,  627,  628,  742, 
743,  860,  861,  974,  108a,  io83 , 
h94. 

logement  de  garçon  plombier,  347, 

4go. 

logements  des  inspecteurs  et  em- 
ployés, 742,  743,  860,  1082,  1194. 

logement  du  sieur  Lescdïer,  57, 

199,  346,  4go,  628,  qhB. 

logement  du  sculpteur  chargé  de 

l’entretien  des  marbres,  742. 

logements  des  Suisses,  g3,  229, 

24i,  1206. 

machines  fumivores,  3qh. 

magasin  (Maison  du  village  con- 
vertie en),  296. 

magasin  du  village,  23i. 

magasins,  19,  21,  86,  87,  91,  92, 

g3,  g4,  95,  97,  98,  i56,  160,  199, 
229,  23o,  23i,  232,  233,  237,  238, 
239,240,  24i,  242,  243,  275,  295, 
356,  374,  383,  384,  385,  386,  387, 
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388,  607,  5o8,  5og,  611,  5i2,  5i3, 
5i4,  5i5,  5i6,  5ig,  520,  521,  646, 
647,  648, 64g,  652,  653,  654,  765, 
766,  768, 769,  771,  796,  876,  878, 

879,  880,  881,  883,  884,  885,  887, 
964,  990,  992, 993,  994,  995,  996, 
998>  999. 1067,  1099,  1101,  1102, 
no3,  no4,  1106,  1209,  1210, 
1211,  1 2 1 3 , 1214,  1215,  1216. 

Marly  : magasins  des  démolitions,  656, 
763,  878,  989. 

mail,  36 1 , 376 , 377,  378,  38o, 

606,  607,  5o8 , 509,  5io,  523,  646, 

880,  1213. 

mail  (Nouveau)  pour  la  duchesse 

de  Bourgogne,  611,  764,  916,  1024, 
1129,  n5o,  1161,  1207,  1208, 
1209,  1212,  1240. 

maisons  (Démolition  de)  près  le 

nouvel  abreuvoir,  496. 

marronniers  d’Inde  amenés  de 

Douil,  637,  638,  1239. 

marronniers  transportés  de  Villiers 

près  Montlhéry,  916. 

modèles  de  groupes  en  plâtre,  9 5 , 

99,  385,  479,  617,  65i,  652,  766, 
768 , 772 , 856 , 882 , g64 , 994 , 999 , 
1072. 

modèles  de  nappes  de  la  cascade , 

1071. 

modèles  des  travaux  du  château , 

192. 

monstres  marins  en  marbre,  en 

plomb,  336,  337,  964,  965,  1073, 
1074. 

mur  de  terrasse  au  bas  du  jardin  , 

765. 

mur  de  terrasse  au  pied  du  château, 

233 , 234 , 236. 

murs  de  clôture  du  jardin,  99. 

murs  de  clôture  et  de  terrasse  du 

parc,  379,5io,642,652,  653,  686, 
747,  748,  759, 760,  987, 1094, 1206. 

murs  de  douve  des  lieux  communs , 

90. 

murs  de  douve  et  de  terrasse  de  la 

grande  pièce  d’eau,  5o8. 

murs  de  la  terrasse  au  pourtour  du 

château,  765,  766. 

murs  du  grand  bassin  rond,  643. 

nappes  de  la  cascade  (Agrandisse- 
ment et  modification  des),  607,  652, 
656,767,876,883,  987,  995, 1094, 
1102. 


Marly  : naufrage  de  bateaux  chargés  de 
tuyaux  de  foute,  56o. 

offices , 89 , g4 , 97, 99  > 2^5 , 238 , 

24i,  520,  1207. 

offices  (Appartements  des),  92. 

offices  (Cour  des),  99. 

offices  (Distribution  d’eau  potable 

aux),  99. 

offices  (Suisses  des),  375. 

ormes  renversés  par  les  vents, 

762. 

— — ouvriers,  8871  388,  5i3,  522, 
G56,  687,  760,  762,  887,  916,  999, 
1077,  1106,  1216,  1217. 

--  ouvriers  blessés  dans  les  travaux, 
521,  654,  686,  687,  771,  n3o. 

ouvriers  gardiens  des  bosquets 

pendant  le  séjour  de  Louis  XIV,  646, 
762,  877. 

— — ouvriers  surveilles  par  des  archers 
et  des  soldats,  484,  621. 

palissades  de  charmille,  86,  91, 

229,  23o,  23i,  646,647,877,989. 

palissades  et  treillages,  687,  877, 

878,  989,  990. 

parc,  67,  86 , 89 , 98 > 229 , 281, 

232,  234,  235,  236,  237,  244,  376, 
376,  377,  378,  379,  38o , 38i,  382, 
387,  5o5 , 5o6,  5o8 , 5og,  5io,  5n, 
5i2,  519,  521,  522,  644, 645,  646, 
647,  761,  762, 770,  876,  989,  990, 
1101,  1102  , 1215. 

parc  (Allées  du),  86,  5o8,  645. 

parc  (Dehors  du) , 5io,  611,  643, 
77°. 

parc  (Hauteurs  du),  655,  770. 

parc  (Nouveaux  murs  de  clôture 

du  ) , 642 , 686 , 747,  748 , 987.  - 

parc  (Porte  du)  vers  Luciennes, 

496,  644. 

parc  (Regards  du),  89,  23o,  233, 

355,  507. 

parc  (Roulette  ou  ramasse  du), 

5io,  517,  649, 652. 

parc  (Routes  du),  86  90,  377, 

642,  646,  748,  760,  1216,  i24o. 

parc  (Agrandissement  du  grand), 

4g4,  748,  749,  8i3,  864,  886,  931, 
932,  978,  987,  1094,  1095,  1096, 
1206. 

parc  (Murs  du  grand),  642. 

parc  (Nouvelles  routes  du  grand), 

644,  886,  1094,  no5,  1207. 

— r-  parc  (Nouveau),  997,  no5. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Marly  : parc  (Carte  générale  du  nouveau), 
801. 

■ . — parc  (Petit),  628,  642. 

paroisse,  4g6. 

— paroisse  (Sacristie  de  la),992, 

parterres  du  jardin,  88,  91. 

parterres  (Nouveaux),  987. 

pavillon  (Gros),  819,  875. 

pavillon  (Premier)  de  l’aile,  238, 

24i,  244. 

pavillon  (Troisième)  de  l’aile  gauche, 

244. 

pavillon  (Démolition  du  qua- 
trième) de  l’aile  du  côté  du  village, 
232. 

pavillon  du  bosquet  du  couchant, 

763,992. 

— — pavillon  (Démolition  du)  delà  Croix 
Saint-Philippe,  1206. 

pavillon  du  jardin , 734. 

pavillon  de  la  salle  des  gardes, 98. 

pavillon  doré  du  jardin,  g64. 

pavillons,  g4,  98,238,  242,244, 

345,  3o3 , 373,  374,  383,388,521, 
582,  655,  g64,  994. 

pavillons  (Les  petits),  g5. 

pavillons  (Les  quatre  nouveaux), 

238. 

pavillons  de  l’aile  gauche,  384, 

385. 

pavillons  de  l’aile  du  côté  du  vil- 
lage, 87. 

pavillons  de  la  chapelle,  517. 

pavillons  des  globes,  991,  99^’ 

998,  1073,  1075,  1076,  1077, 1098, 
1099,  1100,  1187,  1212,  1213,1216, 

124l. 

pavillons  en  aile  derrière  celui  de 

la  chapelle,  98. 

pavillons  neufs  du  haut  de  la 

ramasse,  617,  662. 

peinture  de  fleurs,  436,  4g6, 617. 

pelouse  devant  la  grande  grille, 

65g , 662  , 663 , 664 , 770 , 885 , 996, 
no4,  i2i4. 

— — pépinière  de  charmille,  99,  219, 
334,  375,  607,  5o8,  5io,  611,  523, 

646,  647,  750,  876,  989,  1095. 

pépinière  derrière  le  château,  375. 

pépinière  et  plantation  de  châtai- 
gniers, iog4. 

pépinière  et  plantation  de  chênes, 

647,  750,  762. 

pépinière  d’ifs,  234. 
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Marly  : pépinière  et  plantation  d ormes , 

87,  99,  233,  234,  236,  237,  243, 
244,  375,  38i,  382,  387,  388,  5io, 
5n,  635,  636,  644, 645, 646,  653, 

663 , 664 , 750 , 760 , 876 , 878 , 980, 
989,  iog5,  1202. 

pépinière  (Nouvelle)  du  village, 

5o8,  5og. 

. pépinière  (Nouvelle  ) pour  la  culture 

des  fleurs,  519,  522, 642, 656,  770, 
886,  997,  iio5, 1215. 

perrons  du  jardin , 642. 

pièce  d’eau  (Dernière),  233, 377, 

5o5 , 687,  5ig,  881. 

pièce  d’eau  (Grande),  23o,  232, 

233,  385,  5o8 , 5i2. 

pièce  d’eau  d’en  bas,  23o. 

pièce  d’eau  (Suppression  de)  de- 
vant le  château,  no4. 

pièce  d’eau  de  la  demi -lune  du 

derrière  du  château , dite  demi-lune  des 
vents,  233,  23g,  992,  99^>  1096- 

pièce  d’eau  des  Muses,  23i. 

pièce  des  quatre  jets  ou  gerbes, 

160,  23o,234,  3oo , 374,376, 379, 
382,  383,  385,  387,  5o8,  5i5,  644, 
652 , 656 , 767,  883. 

pièce  d’eau  (Nouvelle)  au  bas  de  la 

rivière,  987,  1074. 

pièce  d’eau  au-dessous  des  nappes , 

988,  996,  1072. 

pièces  d’eau,  238, 242,  38i,  607, 

592,  662,  762,  769,  778,  887,  998, 
ioo4 , 1210. 

place  (Formation  de)  derrière  le 

château,  235. 

place  devant  le  pavillon,  877. 

place  du  bas  de  la  rivière , 990. 

plan  en  relief,  738. 

plan  général  grave  par  Audran  et 

Tardieu,  623. 

plants  d’arbres,  80,  86,  87,  235, 

a36,  237,  375,  376,  377,  38o,  38i, 
382,  607,  5o8 , 509,  610,  611,  5i2, 

643,  645,  646,  655,  760,  761,  762, 
763,  802,  885,  989,  99e-  lloi’ 
1308,  12l4. 

poissons  mis  dans  l’un  des  bassins , 

884,953,  987,  988,996,998,1053, 
no4,  1188,  1189,  1208. 

pont,  275,  352. 

port,  89,  96,  394,  451,579, 643, 

644,  763,  855,  878,  884,  892,998, 
1009. 
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COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI. 


5ao,  5a3,  64a,  645,  646,  886,  997, 


Marly  : porte  cochère  du  bas  du  jardin 
du  côté  de  Luciennes,  88. 

porte  (Fausse)  du  côté  du  village, 

89. 

— — porte  de  la  Croix  Saint-Philippe  ou 
de  la  route  royale,  5io,  iao6. 

1 porte  (Fausse)  sur  le  chemin  de 
Versailles,  90. 

— portes  des  bosquets,  1307. 

portes  du  haut  et  du  bas  de  la 

rivière,  1307. 

portiques  des  allées,  887. 

■■■  (Prieuré  du  bas),  81a,  863. 

— - quinconce  (Ancien  ) au  bas  de  la 
rivière,  38a. 

rampe,  a3o,  a35,  374,  376 , 

1307,  1309,  1310. 

— ■ remise  à gibier,  643. 

réservoir  au-dessous  du  belvédère 

du  jardin  haut,  645,  648,  759, 
761. 

— réservoir  du  bosquet  derrière  les 
pavillons  du  côté  de  Luciennes,  85, 
90. 

réservoir  du  bosquet  du  côté  du 

village,  85. 

réservoir  du  bosquet  du  couchant, 

876. 

(Réservoir  du  grand),  ioo4. 

réservoirs,  a3i,  a34,  238,  523, 

623,  53o,  655,  65g,  771,  886,  ng4. 

réservoirs  des  bosquets , 988. 

réservoirs  du  dessus  (Grands  et 

petits),  91,  96,  a3i,  a3a,  233,  5o6. 

rigoles,  a36, 375,  379,607,508,- 

5io,  5a4,  5a5,  626. 

rivière,  162,  211,  212,  ai4,  ai5, 

216,  228,  239,  23o',  a3i,  a3a , a33, 
235,  a36,  239,  374,  383,  5o6,  5i4, 
963,  964,  965,  987,  994,  io5o, 
1094, 1096,  1099,  1100,  1213,  1213, 

1215. 

rivière  (Nouveaux  effets  de  la), 

1099. 

rivière  ( Marbre  de  la  ) , 1216. 

rocailles , 35g,  36a,  383,  386, 

5o5,  509,  5ia,  5i4,  5i5, 619,  5ao, 
622,  5a5 , 6o3 , 65a,  655,  656,  767, 
769, 770,  883,  884,  885,  887,  994, 
997,  1101,  no4,  1106,  iai3,  iai4. 

route  (Nouvelle)  de  Noisy,  5 10. 

route  royale,  647,  988,  1206. 

routes  nouvelles  dans  les  bois  et 

le  parc,  376 , 377, 5o6 , 507, 5o8 , 609, 


1094,  1095,  1096,  no5,  1216. 
Marly  : routes  (Nouvelles)  joignant  le 
parc,  509. 

— 1 — salle  à manger  du  Roi,  882,. 

salle  des  destins , 1103. 

salle  des  gardes,  517,  1102. 

salle  des  petits  bois,  617,  99 5. 

salon,  478,  479,  616,  583,  620, 

65o,  686,  n85. 

sculpture  sur  bois  pour  les  appar- 
tements, 96,  a4a,  617,  65 1,  65a, 
767,  828, 882,  994,  io48 , 1073. 

séjours  de  Louis  XIV,  347,  646, 

762, 1096. 

— 1 soldats  chargés  de  garder  les 
groupes , 856. 

soldats  occupés  aux  travaux  de 

terrasse,  609,  5ao,  5a  1,  5a3,  644, 
645,  760,  761,  876. 

sphinx  en  plomb,  965,  1073. 

' statues  (Nudité  des)  cachée  avec 
des  feuilles  de  marbre,  65a. 

surintendance,  97. 

tableau  représentant  le  Roi  au  pas- 
sage du  Rhin,  n83. 

tableaux  (Entretien  et  neltoyago 

des),  166,  3n,  363,  385. 

tableaux  de  la  salle  à manger  du 

Roi,  882. 

tableaux  (Agrandissement  des) 

des  Conquêtes  du  Roi,  477. 

tableaux  représentant  les  Quatre 

saisons  pour  le  salon  du  château, 

478. 

tableaux  pour  dessus  de  portes, 

478,  617,  618, 65i,  733. 

tableaux  (Agrandissement  des) 

des  vestibules,  1212. 

tables,  829,  964,  no4. 

terrasse  du  château,  98,  a3o,  233, 

a44,  378,  388, 5i5,  5i6,  621,660, 
655,  887. 

terrasse  du  bout  du  jardin,  5io, 

5n,  5i4,  880,  992, 995. 

terrasse  du  pourtour  du  château , 

880. 

transport  de  bassin  de  marbre, 

45a,  453. 

transport  de  bateaux  de  terreau, 

643 , 762 , 1096. 

transport  de  bustes  de  la  salle  des 

antiques  de  Paris,  517. 

transport  de  carpes,  1208. 


Marly  : transport  de  charmille  de  Ver- 
sailles, 219. 

transport  des  chevaux  de  marbre , 

995- 

transport  et  entretien  de  con- 
duites de  fer,  36,  i46,  i55,  176, 
207,  ai3,  391,  296,  3ao,  35a,  358, 
593,  999,  1106,  1160. 

transport  de  globes  de  Paris , 9 58 , 

968, 998,  999. 

transport  de  grès  de  Gros-Rouvre , 

520. 

transport  de  marbre  à la  porte 

Saint-Antoine , près  Versailles,  763. 

transport  de  masques  de  plomb, 

34o. 

transport  de  moules  de  monstres 

marins,  190. 

transport  d’ormes  de  Saint-Ger- 
main et  de  Versailles,  873,  980, 
1202. 

transport  de  pierre  de  meulière  de 

Cbevreuse,  648. 

transport  de  plomb  de  Rouen, 

196. 

transport  de  salpêtre  de  Saint- 

Denis,  607. 

transport  de  statues  et  vases  de 

marbre,  i84 , 339 , 34o,  4ao,  737, 
847,  85o , 856,  885,  969,  967, 
1022. 

transport  de  tableaux  de  Versailles , 

28,  718., 

— 1 ~ transport  do  truites  do  la  rivière 
d’Eure,  884. 

travaux,  573, 674, 592,  693,631, 

654,  829,  83o,  ioa5,  io4i,  1186. 

Triions  et  enfants  de  la  nouvelle 

cascade,  882, 964,  966,  1072. 

trophées  du  pourtour  du  château , 

772,  968. 

vallon,  294,  355. 

vases  du  jardin,  622,  766,  770, 

771,  85a,  882,  968,  997,  1073, 
1074,  1186,  1 2 1 5. 

vases  de  marbre,  188,  189,  24a, 

336,  337,  34o , 385,  655, 734,  770, 
85a,  886,  963,  964,  997,  1072, 
1073,  no4,  n84,  1186. 

vases  de  pierre,  65a. 

— — .vases  de  plâtre , 767. 

vases  de  plomb,  385. 

vestibule  de  l’entrée  du  château, 

5l7>  9*7- 


Marly  : vestibulës  (Les  quatre)  du  châ- 
teau, 5i  3 ,5i6, 517, 518,1211,1213. 

■ — village,  295 , 346,  347,  5o5, 5i5 , 
813, 8 1 3 , 863, 97 4. 

(Voyages  à) , 129 , 4i8 , 56i,  720, 

882,  n3o,  1188. 

■ voyage  du  sieur  de  Cotte  à Lyon , 

1022. 

voyages  de  l’historiographe  des  Bâ- 
timents, 1024. 

Marbj-le-Bourg  (Ancienne  paroisse  'de), 
816.. 

Marly-le-Châtel  (Paroisse  de),  816. 
Marmite  des  pauvres  de  Saint-Paul,  73. 
Marne,  rivière,  368. 

(Ba),  groupe  de  marhre,  1072. 

Marnes  ( Aqueduc  des  eaux  bonnes  à boire 
de),  816. 

(Paroisse  de),  n44,  1199. 

Marnières,  697. 

Marot,  entrepreneur  de  maçonnerie,  43. 
Marqüan  ou  Marcan  ( Stanislas  ) , scieur  de 
pierre,  n3o,  i24i. 

Marqueterie  (Réparations  de),  io5o. 

(Tables  en),  735. 

Marquis,  dessinateur,  55i,  621,  681, 
730,  798, 855,909,  gi4. 

Marronniers,  76,  80,  218,  219,  276, 
868,  870,  878,  888,  916,  979,  980, 
1087, 1200. 

(Petits),  760. 

(Transport  de) , 1243. 

en  motte,  750 , 982 , 1069 , 1060 , 

11O8, 1202 , ia4a. 

en  quinconce,  n3,  119. 

d’Inde  (Plantation  de),  74,  78, 

80,  162,  169,  364,  365,  368,  36g, 
4a5,  497,  54g,  562,  635, 637,  692, 
750,  1069,  1202,  1239. 

Marrons  d’Inde  (Semis  de),  763. 

Mars,  portière  de  tapisserie,  624,  738. 

stat.  de  bronze,  190,  337. 

Marteau  (Louis),  men.,  476,  5i3,6i5, 
731,  824, 848,  879,  g36, 969,1036, 

1068,  1119,1139,1180,1229,1260. 
Martin  (Baptiste),  maç.,  390. 

(Charles),  bûcheron,  986. 

(Claude),  ter. , 235. 

(Etienne) , maç.,  1107. 

(Gaston),  ser. , 19,  21,  73,  93, 

i53,  i56,  160,  312,  ai4,  239,  383, 
5 1 4 , 649, 764,880,890, 992,1002, 
1098,  1109,  1210,  1219. 

(Jean),  garde  à cheval  au  Perray, 
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67,  121,  300,  266,  347,  4i6,  4gi, 
557,  629,  685,  720,  799,  85g,  912, 
973,  1023,  1082, 1127,  1196, 1237. 
Martin  (Nicolas) , jard.  et  ter.  ,399,632, 

535,  665,  668, 773,  780,  784,898, 
1008,  in5, 1226. 

(Noël),  couv.,  4a,  44,  i4a,  i84, 

ao3 , 328,332,  466,  609,726,  730  , 
844,  847;  sa  veuve  et  ses  héritiers, 
968, 1068,  1180. 

— : — (Pierre),  men.,  172,  317. 

capitaine  des  vaisseaux  du  canal , 

71,  325,  466,  558,  607,  688,  734, 
843,  9i3,  960,  1023,  io63,  1129, 
1171, 1239. 

aîné,  p.,  47,  477,  618, 733,  882, 

n4o,  1212. 

jeune,  p.,  478. 

sc.,  33o,  470,  61a,  939,  1049, 

n58. 

ter.,  109,  255. 

Martinot  (Balthazar),  horloger,  i45, 
206,  484. 

Marville  (Jacques),  charron,  97,  235, 
343,387. 

(Pierre),  ter.,  1096. 

(Thomas),  ter.,  89,  23a,  a45, 

363,  378,  389,  5o8,  619,623,  644, 
878. 

Masard  ou  Musard  (La  veuve) , a43. 
Mascarier  (Guillaume),  ter.,  a 65. 
Masques  de  bronze,  io35,  1060,  1074, 
1186. 

do  plomb,  7,  63,  189,  336,  337, 

34o,  407,  1072. 

de  pierre,  1101. 

Massagati  (Jean),  ancien  gondolier  véni- 
tien, 4a,  182,  ao3,  287,  3a6,  348, 
466,  492, 671,  608,  63o, 697,  724, 
744,  811,  84a,  862,  927,  951, 
976,  1037,  io63, io84,  1141,1172, 
1196. 

(Pierre),  gondolier  vénitien,  4a, 

i4i,  182,  3a6,  43a,  466,  696,  608, 
726,  843, 951,  io63 , 1173. 

Massé,  orfèvre,  85 1. 

Masseun  (Martin),  chaudronnier,  137, 
285,  430,669,696,  809,934,1032, 
1137,  1349. 

Masselot  (Jacques),  voit.,  763,  878. 
Masson  (Charles),  inspecteur  au  belvé- 
dère, à Marly,  686,  743,  769,913. 

(Charles),  ter. , 888. 

inspecteur  à Vincennes,  20,  121, 
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137,  169, 192,  193,  271,  373,  3o4, 
339,  370,  4i6,  4i8,  48a,  556,  558. 
Masson  (La  veuve), jard.,  72,  i34,  217, 
281,  397,  358,  4a5,  666,  692,  8o4, 
9i7- 

(DUc‘),  jard.,  1028,  n3a,  ia44. 

— — sc.,  33i,  471,  473,  611,  612. 
Massonnet  (La  veuve),  prop.,  491,  628, 
743,  978,  1196. 

Massot  (Louis),  charron  ,53i,  998, 
1219. 

Mastic  à feu,  696. 

gras,  a3,  3o,  79,  97,  98-  l6l> 

227,  3i4,  35g,  373,  387,  45o,  5ao, 
585,  6i3, 64o,  653,  767,  83o, 83 1, 
874,  885,  939,  957,  109a,  1160, 
iao5. 

Masurier  (Jean),  mat.,  4i,  181,  3a6, 
466. 

Mathieux,  inspecteur  aux  Gobelins,  487, 
6a3,  739,  856,  970,  1079,  1190, 
1339. 

Mathurin,  maç.,  941. 

ser.,  1099. 

Matis,  arpenteur,  37,  56,  178,199, 
322,  46i,  6o3,  639,  687,  719,  74a, 
801,  83g , 860 , 916 , 962  , 953 , 973, 
io64,  1082,  1173,  1193. 

Mattelin  ( Hugues) , ter.,  5o8 , 643 , 781' 
876,  877,  988,  1096,  1207. 

Maubois  , tourneur,  1076,  1177. 
Maubouge,  sc.,  33o,  33i,  472, 611,  612. 
Maubuisson  (Abbaye  de),  i48,  208. 
Maugé  (Le  sr),  marchand,  46o. 

Mauger  (Gabriel),  scieur  de  long,  i63. 
Maugin,  vitr.,  186. 

Maujan  (Les  héritiers  de  Jean),  men., 
i44,  206. 

Mauny  ou  Maury  (Gabriel),  tanneur, 
io3,  a48. 

Maurien  (Pierre),  prop.,  61  a,  647. 
Mavelot  (Charles),  graveur,  3a  1. 

May  de  l’Ascension  (Gratification  pour 
le),  55g,  687,  802. 

Mayeux  (Pierre),  voit.,  91,  38o. 

Mazarin  (Le  cardinal  de),  701. 

Mazeline  (Pierre),  sc.,  6,  61,  96,  129, 
137,  189,  2 4 1 , a84,  3ia,  33o,  337, 
385, 4ag,  448, 471,  517,  545, 568, 
691,  6i3,  65a,  677,  694,  710,  728, 
734,  809, 85a , 923 , 955, 963 , io3a, 
1137,  n84,  ia48. 

Mazière  (Jacques),  entrepreneur  de  ma- 
çonnerie, 137,  i5i,  210,  284,  295, 
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366,  429, 44i,  453, 46i,  606,  624, 
668,  583, 696, 642,  696, 703, 713, 
769,  809,  821,  832,  875,  923,  g33, 
g^1»  987,  io32,  io42,  io43,  1062, 
1093,  1094,  1137,  n4g , 1161, 1161, 
1206,  1249. 

Mazière  aîné  (Simon),  sc.,  189,  337, 
353, 473,  479,  662,  852, g3i,  963, 
965,  1072,  n48,  1176. 

de  Serge  (André),  entrepreneur 

de  maçonnerie,  293,  3o3,  3i5,  354. 

frères,  sc.,  293, 353. 

Mazurié  (Jean-François),  carrier,  128. 
Mèches  (Fourniture  de),  no3. 

Médaille  représentant  i’autel  de  l'église 
Notre-Dame,  485. 

représentant  Charles  le  Chauve, 

610 , 727. 

représentant  Clovis,  6i3,  728. 

représentant  Dagobert,  611,  728. 

représentant  Henri  IV,  612,  728. 

représentant  Louis  le  Débonnaire, 

613. 728. 

représentant  Louis  XII,  610,  727. 

• représentant  Louis  XIII,  612,728. 

représentant  Pépin,  610,  727, 

1067. 

représentant  Philippe  Auguste, 

612 . 728. 

représentant  saint  Charlemagne, 

6i3  , 728. 

représentant  saint  Louis,  610, 727. 

Médaillés  d’or  et  d’argent  décernées  aux 
etudiants  de  l’Académie  de  peinture, 
55,  198,  199,  345,  488,  627,  741, 
97a- 

d’or  et  d’argent  représentant  le  Vœu 

et  l’autel  de  Notre-Dame,  488 , 626. 
Médicaments  fournis  aux  ouvriers  ma- 
lades ou  blessés , 53o, 654 , 771,887, 
997,  no5. 

fournis  aux  religieuses,  740,  858, 

971. 

Mélo,  sc.,  33o,  33i,  471. 

Melonnière  près  de  la  machine  deMarly, 
246,  247. 

de  Saint-Germain,  756. 

Melun  (Le  directeur  des  aides  de),  16. 

(Maîtrise  des  eaux  et  forêts  de), 

i38,  286,  43i,  670,  696,  810,  925, 
io33 , n38. 

(Pont  de),  78,  80,  222,  368. 

(Port  de),  76. 

Présidial  de),  398. 


Mémoires  de  travaux  ( Copie  et  vérification 
de),  37,  62,178,191,  594,6o3,io36. 

de  travaux  faits  par  ordre  de  Ma- 

zarin  (Lacération  de),  701. 

Ménagerie.  Voy.  Versailles,  Vin- 

cennes. 

Ménard  , polisseur,  484. 

Ménars(Lo  Président  de),  3oi. 

Menessier  (Nie. ),  charp.  Voy.  Manessier. 
Menoit,  marchand  de  cuivre , 6 , 62. 
Merault,  dessinateur,  557,  6a3,  1189. 
Mercier,  voit.,  1026. 

Méricourt  (Jean),  ter.,  391. 

Méridien  des  globes  de  Marly,  1106. 
Mériel  (Pierre),  marchand,  485,  624, 
1079,  1190. 

Merillier  (Charles),  vannier,  9 5. 
Merisiers  (Pépinière  de),  4g8 , 636. 
Merlin  (Vivant) , dit  Labour,  voit. , 228 , 
237,  382,  5og,  644,  762. 

logé  aux  galeries  du  Louvre,  4i8. 

maréchal,  5oi. 

ou  Merlains,  ser. , 81,  222,  276. 

Mero.  — Voy.  Merault. 

Merrain  (Caisses  de),  4o5. 

Merseron  (Jean),  dit  La  Violette,  garde- 
magasin  du  canal  de  Versailles,  4i, 
42,  181,  3i3,  326,  465,  607,  608, 
724 , 800, 843 , gi5 ,961, 1025 ,1026, 
io63,  n3o,  1172,  1238. 

Mesmïn,  commis  de  M.  de  Villacerf,  37, 
73,  124,  i4i,  162,  178,  2o3 , 211, 
269,  293,  322,  354,  4i3. 

Mesnagf.r,  couv. , a5. 

Mesnard  ou  Ménard  (Louis),  marbrier, 
19,  20,  449,  5i8 , 577,  681,  692, 
620 , 729 , g3o , g3 1 , 966 , 1178. 

Mesnil -Saint -Denis  (Chaussée  de  l’étang 
du), 178. 

(Étang  du),  173,  178,  299, 36o, 

434, 4g4,  697,  6o4,  6o5,  721,  84o, 
io54. 

(Garde  du  pavillon  de  l’étang  du), 

*79’  2hh,  276,  4i6 , 421,  557,  799, 
912 , g48,  1022 , 1128,1237. 

(Paroisse  du) , 149. 

(Seigneurie  du),  434,  494. 

Mesurage  du  parc  et  jardin  du  Luxem- 
bourg , 5 1 . 

Métamorphose  d’Actéon  (La),  tabl. , 962. 
Métamorphoses  d’Ovide  (Les),  tap.,  1080, 
1191. 

MétierSides  Gobelins  (Cordages  pour  les), 
967,  1080. 


| Métiers  pour  les  Gobelins  (Fourniture 
de),  969. 

Métra  (Louis),  marchand,  194,  35i. 
Meubles  (Fourniture  de),  720,  953. 

— — fournis  à l’Académie  d’architecture , 
741. 

fournis  pour  le  cabinet  des  ta- 
bleaux de  la  Surintendance,  io5g. 
Meudon,  allée  de  l’Artelon,  53g,  54i, 
672 , 676 , 1012. 

allée  de  Bel-Air  (Nouvelle),  268. 

allée  Dauphine  (Grande),  116, 

258. 

allée  de  la  demi-lune,  269. 

allée  de  l’étang  des  Fonceaux , 54g. 

allée  en  face  du  château , 547, 

678 , 788 , 792 , 123l. 

allée  des  fontaines , 25  g. 

allée  du  Gladiateur,  258. 

allée  de  Vilbon , 788. 

allée  neuve,  221,  258,  263. 

— allée  nouvelle  près  des  cascades , 
902,904. 

allée  du  parterre  en  terrasse , 54 1 . 

allée  des  platanes,  902. 

allée  ronde  des  jardins  hauts,  1012. 

allée  sauvage,  11 3. 

allées  tournantes  des  cloîtres  du 

jardin  haut,  788,  902,  1012,  1228. 

allées  aboutissant  à l’étang  de  Cha- 

lais,  548. 

allées  des  communications,  258, 

25g,  54o , 678,  792,  1119, 1231. 
allées  du  jardin  et  du  parc,  54o, 

9»7- 

allées  nouvelles,  678,  i23i. 

allées  de  l’Ovale,  n4,  258. 

allées  du  grand  parterre , 1 1 1 8 , 

1227. 

allées  de  la  Petite-Etoile , 268,269, 

54o,  548 , 906,  1016. 

allées  de  la  petite  rivière,  4o3, 

548,  123i. 

allées  en  patte  d’oie  du  vertugadin , 

4o3,  54o,  788,  906,  1119,  1227. 

antichambre  de  M“e  de  Maintenon, 

570. 

antichambre  de  Monseigneur,  545, 

546,  619, 677, 735, 794. 

appartement  du  duc  et  de  la  du- 
chesse de  Bourgogne,  703, 794. 

appartement  de  la  princesse  de 

CONTI , 670,  672,  673,  676,  792, 

818 , go5 , 906 , ioi4. 


Meudon:  appartement  de  M.  de  Joïedx, 
1229. 

appartement  de  M"c  de  Maintenon, 

962. 

appartement  et  cabinet  de  Mon- 
seigneur, 129,  1 55 , 190,  3oi,  478, 
479 , 48o , 542 , 544 , 545 , 546 , 619, 
675 , 676 , 677,  789  , 794  , 801,  ioi4, 
ioi5,  1 o34 , 1120,  i23o. 

appartement  double  de  la  terrasse 

des  marronniers,  926,  io36,  1119, 
ii4o,n48,  n5o,i25o,  1261, 12  52. 

appartement  neuf  (Buffet  de  1’), 

io35,  io36,  n38,  1139,  n4o, 
1229. 

, appartements, 262, 3oi,45o,545, 

571,  572,  677,  800,  907,  916,1036, 
1230 , 1245 , 1250. 

appartements  (Grands),  4o6. 

appartements  (Nouveaux),  io34, 

io35,  n4o,  1229. 

appartements  du  billard , 1 15. 

appartements  (Nouveaux)  de  M. 

et  de  M"1'  de  Chartres,  117. 

appartements  de  MM.  Dumont  et 

Mansart,  117,  11 42. 

avant-cour,  407,  54i,  548,678, 

792,  10l6,  1121,  1228,  1231. 

avenue  (Grande)  en  face  du  château , 

264, 407,  548 , 678 , 792 , 906,1016, 
liai, ia3i. 

avenues  du  parc,  368 , 636. 

basse-cour,  672,  io36,  113g, 

n4o. 

bassin  du  Bel-Air,  n3,  268. 

bassin  des  carpes,  ioi4. 

bassin  de  l’Hermitte,  1228. 

bassin  (Nouveau),  258. 

bassin  nouveau  de  l’allée  de  l’Ar- 

telon , 54 1,  671. 

bassins  (Démolition  des)  de  l’allée 

de  l’Artelon,  53g. 

bassins  des  fontaines,  119 , 54i, 

788 , 1228 , 1230. 

bâtiments  neufs , 545  , io34 , io35, 

io4i. 

berceaux  du  grand  parterre , 671. 

bois  de  la  petite  étoile,  258. 

bois  en  étoile  du  Vertugadin  , 4o3, 

53g,  906, 1016,  1121. 

cabinet  du  Mail,  902 , 900. 

cabinet  de  M'"°  de  Maintenon  , 546, 

675 , 676 , 677,  962. 

cabinet  de  Montafilan,  54o. 
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Meudon  : cabinet  des  bijoux  de  Monsei- 
gneur, 116. 

cabinet  du  Roi,  4o6,  407,  545. 

cadran  à vent  du  château,  i23o. 

carré  (Grand),  4o4. 

cascades,  4o5,  407,  4og,  4 10, 

542  , 543 , 545 , go4. 

chaloupes  de  Monseigneur,  260, 

263 , 275 , 4o5 , 4og  , 543 , 790 , 903. 

chambre  à coucher  de  Monseigneur, 

3oi,  338,  48 1,  542,  544, 545,  546, 
794 , 801. 

chambrede M”°de  Maintenon , 570, 

571. 

chambre  du  Roi,  187,  545,  670. 

chambres  en  galetas,  673. 

chapelle,  545,  787,  789,  791, 

794,  85o,  85i,  852,  853,  854,  902, 
904,905,906,964,966,1012,1013, 
ioi4,ioi5, 1047, io5o ,1072,1120, 

1 1 84 . 

chapelle  (Petite  cour  de  la) , 788 , 

g°3. 

chapelle  (Crédences  des  autels  de 

la),  968. 

chapelle  (Tribune  de  la),  1229. 

chapelle  (Vitraux  de  la) , 904. 

charmille  (Grande)  nouvellement 

plantée,  268,  366,  54o,  86g. 

chemin  (Grand)  proche  les  Capu- 
cins , 54i. 

chenil,  25g. 

Cléopâtre  (La),  marbre,  117,  33g, 

48i. 

Cloîtres,  671,  788. 

conduites,  260,  297,  320,  358, 

36i,  362  , 4o5 , 542 , 5g4,  672 ,711, 
789,  83o,  903,  940,  1012,  1119, 
1229. 

contrôle  du  château  (Employé  au), 

559. 

co  rps  de  garde,  92b , 926. 

cour  du  château,  53g,  543,  788. 

cour  des  écuries , 116. 

cour  des  offices , 907,926,1034, 

1 142. 

cours  et  avant-cour  du  château, 

118,  263,  4o8,  544,  547,  549,678, 
793, 906, 907,  10l6,  1121,  1232. 

couvertures  d’ardoise  et  de  tuile, 

542 , 789. 

( Démolitions  de), 17, 18, 19,166, 

3o4  , 3o5 , 53g , 700 , 787,  788 , 903, 
1025. 
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Meudon:  écuries,  926 , 926. 

écuries  (Démolition  des  vieilles), 

1025 , 1042. 

écuries  (Grandes),  n3g. 

écuries  (Nouvelles),  io35,  io36. 

écuries  de  Monseigneur,  1 i4o. 

entresol  de  Monseigneur,  4o6. 

étangs,  542, 672,  789,  790,903, 

ioi3,  1119,  1229. 

(Feu  d’artifice  tiré  à) , io55,  1067, 

1059 , 1060 , 1068 ,1078,1130,1  i4o, 
n4i,  1192. 

fontaine  (Nouvelle),  674,  675, 

677,  678 , 679  , 788. 

fontaine  de  l’Artelon,  671,  788, 

789,  790,  792,  794,  801,  907, 
1012. 

fontaines  et  rigoles,  36, 116, 120, 

121,  176, 257,  269,  260,  261,  264, 
266 ,36i,  363 , 402  , 4o3 , 4o4 , 4o8, 
4io,  4i5,  45o,  54i,  542, 546,  656, 
694 , 672 , 675 , 678 , 685 ,711,  789 , 
792,  799,  902,  go3, 906, 912,940, 
1012, 1014,1016,1022,1119,1120, 
1121, 1127, 1229, 12 3o, 1231, 1237. 

fosses  d’aisances , 677, 907. 

fossés  du  château,  407,  548, 678, 

799- 

galerie,  3o2,  407,  101 3. 

galerie  neuve , 1 1 4o. 

galerie  de  tableaux , 28,116, 11 6, 

117,  166,  3n,  336,  363, 477,  544, 
676,  676,  696,  732,  791,  io35, 
io36,  1120,  n4o,  n83. 

galetas,  790. 

gaîiotes  des  étangs,  ioi3,  1119. 

1229. 

garde-robe  de  Mmo  de  Maintenon  , 

117,  544. 

glacières,  112,  119,  ^ 5 7,  258, 

260,  4o2,  54o,  671,  679,  794,  907, 
12.32. 

globe  de  marbre,  5o,  117. 

grille  d’eau,  548 , 678 , 792 , 123 1. 

grilles  ( Couronnes  dauphines  des), 

261. 

grotte  (Appartements  de  la),  789. 

grotte  (Bassin  de  la),  21,  2 58. 

groupes  d’enfants  , 479, 48o,  618. 

horloge,  1 19 , 262 , 409 , 548 , 54g. 

679,  793,  907,  ioi5,  1121,  i23o, 
1232. 

jardin  (Nouveau),  4o3. 

jardin  de  M.  Courtin,  1121,1232. 
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Meudon  : jardin  de  la  petite  étoile,  264, 
53g  , 678 , 792 , nai. 

jardin  potager,  118,  259,  264, 

4o8 , 646,678,792 ,906,1016,1121, 
1231. 

(jardins  de) , i4 , 76 , 76,  78 , 79, 

80,  n3,  n5,  118,  120,  219,  220, 
221,  222,  269,  263,  320,  364,  366, 
367,  4o8,  497,  498,  64o,  547,  549, 
636,  671,  672,  676,  677,  678,  760, 
788, 793,  801,  869, 902, 903,  904, 
907,  981,  1011,  1012,  1016,  1118, 
1131,  1201,  1228,  1230,  1231. 

jardins  hauts,  118,  264,  407, 

548 , 678 , 788 , 792 , 902 , 906 , 1012 , 

1016.1118.1119.1121.1228.1231. 
jardins  bas,  n3,  n4,  118,  a64, 

4o3 , 407,  54o , 547,  671,  672 , 676  , 
678 , 788 , 792 , 902 , go4, 906,1012, 
ioi5,  1121, 1227,  ia3i. 

jet  d’eau  de  ï’aliée  de  i’Arteion , 

676. 

jeu  d’anneau  tournant,  n5,  117. 

logement  du  fontainier,  346,  546, 

628 , 742 , 860,  974,  io83,  ng4. 
logement  des  inspecteurs  des  bâti- 
ments, 57,  119,  120,  263,  4o8,547, 
629 , 743 , 860 , 974. 

nouveaux  logements , 116. 

loges  des  portiers , 1118. 

machines  fumivores,  549. 

magasin,  544, 1082, 1122,  1193. 

mail,  356,  4oa  , 4o5 , 4o6,  54o , 

544 , 672 , 678 , 788 , 902 , 906 , 906, 

1016. 1121. 1227. 1228. 1231. 

marronniers  d’Inde,  364,  368, 

36g , 54 1 , 54g. 

moulin  à vent  pour  élever  les  eaux , 

79°- 

moulins,  264,  4o8,  53g,  546, 

678,  906,  1016,  nai,  123t. 

mur  de  clôture  du  parc,  548 , 678, 

792  , 123l. 

murs  de  terrasse,  259. 

orangerie  et  orangers,  75,79,113, 

n4,  n5,  118,  261,  263,  4o2 , 4o5  , 
407,  54a,  543,  547,  671,  673, 674, 
678,790,792,904,906,1013,1014, 
1118,  1119,  liai,  1227,  1229, 
123l. 

ormes  ( Plantation  de  grands) , 258, 

25g , 369 , 4oa , 4o3. 

ouvriers,  549,  679,  793,  907, 

925,  IOI7,  1034,  1122,1232. 


Meudon  : ouvriers  surveillés  par  des  ar- 
chers, 484. 

palissade  (Grande)  de  l’allée  nou- 
velle, 258 , 269 , 4oa. 

palissade  de  charmille,  219,222, 

223,  224,  225, 4o3. 

palissades  des  jardins  bas,  671, 

788. 

(Parc  de),  1 3 , 66,  77,  n5,  220, 

221,  224,  260, 366,  367,  368,  369  , 
4o4,  433,  4g3,  4gg,  64o,  54a,  54g, 
672,  701,  789, 794,902,903,1012, 
io34 , 1 1 19 , 1229. 

parterre  (Grand),  671,  672, 787, 

1227. 

parterre  dû  bois  (Ailées  du),  116. 

parterre  en  face  du  château,  64 1, 

788. 

parterre  du  Globe,  54i. 

parterre  du  pont , 788. 

parterres,  118,  25g,  263,  4o4, 

407,  547,  678, 792,903,906,1016, 
liai, 1 23 1 . 

pavé  de  marbre,  736. 

pelouse  au-dessous  de  l’orangerie , 

788. 

pièce  des  sept  jets,  4o3. 

pierrées,  25g,  4o3,  54o,  902, 

1122. 

place  des  marronniers , g3a. 

plants  d’arbres,  n3,  11 4,  220, 

221,  222,  223,  207,  268, 259,  273, 
364,  366,  367,  368,  36g,  4o3,  4o3, 
409 , 54o , 54 1, 671, 788 ,1118, 1228. 

pont  de  la  cour  du  château,  53g. 

pont  d’eau , 4o4. 

pont  (Démolition  de)  sur  le  che- 
min de  la  Selle , 700. 

port,  790. 

porte  neuve,  io34. 

rampe  des  communications,  257. 

rampe  de  l’Ovale,  258. 

rampe  de  l’orangerie,  671,  788. 

rampe  du  parterre  du  Globe,  54 1. 

— rampe  proche  les  cascades,  1012. 

réservoirs,  788. 

rivière  (Nappes  de  la  nouvelle), 

1 14. 

rivière  (Petite),  n3,  678,  792, 

1118. 

rocailles , 4o5,  407,  4io,  545, 

675,  676,  677,  678,  679,  792,  794, 
8oi,i23o. 

■ route  du  côté  de  Fleury,  1228. 


ROI. 

Meudon:  routes  (Petites),  118,  548, 
678,  792,  1231. 

salle  à manger  du  château , 676. 

salle  du  cerdeau , 679. 

salle  des  marronniers  en  quinconce , 

113,119,264,402,  407,  54i,  548, 
678,  792. 

salon,  546,  618,  620,  675,  676, 

733,794. 

salon  ovale , 1 1 4 1 . 

sculpture  sur  bois  pour  les  appar- 
tements, 407,  478,  545,  570,  571, 
618,  619,  676,  677,  696,  792,  794, 
828,  go5,  906,  926,  ioi5 , io35 , 
to48,  n3g,  h42. 

séjour  de  Louis  XIV  et  du  Dauphin , 

4i8. 

tableau  représentant  Hercule,  732. 

tableau  représentant  Latone  poul- 
ie salon , 733. 

tableau  représentant  Moïse  trouvé 

sur  les  eaux,  962. 

tableaux  (Achat  de),  i23o. 

tableaux  (Agrandissement  et  res- 
tauration de) , io36. 

tableaux  de  chasse,  io35. 

tableaux  de  fleurs  et  de  fruits , 

io38,  1262. 

tableaux  de  paysages,  io35. 

tableaux  de  van  de n Meulen,  ii4o. 

tables  de  marbre  serancolin  et 

blanc  veiné,  620. 

terrasse  des  marronniers,  1227, 

1228 , 1 250. 

transport  d’arbres , 262 , 263 , 4o2, 

4o3 , 869. 

transport  d’orangers  à la  pépinière 

du  Roule,  1089. 

transport  de  pierre  meulière,  386. 

■ transport  de  recoupe ,1188,1228. 

transport  de  statues  de  marbre, 

i84,  420. 

transport  de  tableaux  à Paris  et  à 

Versailles,  544,  676. 

transport  de  terreau  de  couche  de 

Paris,  54 1. 

transport  de  terres,  211. 

travaux  du  château,  1 4 , 4g,  58, 

67,  68, 69, 72,  112-120, 1 43, i44, 

1 5 1 , 1Ô2,  i53 , 2o4,  2o5  ,210,  an, 
313,  215,  216,  257-265,  295,  296, 
298,  299,  352,  356,  359,  36o , 36i, 
363, 4o2 , 4o4,  4o5, 4o6, 4io,  44o, 
542 , 543 , 544 , 570 , 578 , 592 , 5g3, 


670, 671,  672,  673,  674,  675,  676, 

677,  696,  702,  703 , 707,  709,  711, 
734,  787,  789,790,  791,  793,  794, 
801,  818,  819,  821,  822,  827,  829, 
902 , go3 , go4 , 906 , 907,  925 , 926 , 
929,  93o,  933,  9 38 , ion,  1012, 
ioi3,ioi4,ioi5, 1016,1024,1025, 
io33-io36, io4o, io4i, io42 , io43, 
io44 , 1 o45 , io46  ,iii3,ni9!1120> 
1121,1129,1138, 113g,  ii4o,n4i, 
1142,1152,1155,1209,1227, 1228, 
1229,  1230,  123l,  1232,  1260. 

Meudon  : vases,  792. 

vertugadin , 1 1 3 , 258,  25g,  4o2  , 

4o3, 407,  53g,  54o,  545,  547,  54g, 

678,  792,  906,  1016,  1119,1121, 
123l. 

visite  de  Louis  XIV,  263. 

(Voyages  du  sieur  Cailleteau  à), 

56 1 . 

voyages  de  dessinateurs,  1188. 

(Voyages  du  sieur  Frosne  à),  10, 

64,  149,  209,  295,  356. 

voyages  du  sieur  Vallet  à Paris, 

1252. 

Meulan  (Couvent  de  l’Annonciade  de), 
292 , 34o , 352 , 433 , 4g3 , 744. 

(Port  de),  578. 

(Religieux  du  Tiers-ordre  de  Saint- 

François  à),  432, 4g3. 

(Transport  par  bateau  d’équipages 

de  chasse  à) , 53g. 

Meunier  (François),  dit  La  Rivière,  gar- 
çon fontainier,  1170. 

(Philippe),  p.,  5i6,  65i,  766, 

85o ,881, 897,  go5, 994, 1071, 1100, 
n83,  1212. 

président  au  présidial  de  Melun , 

397,  398. 

Meusnier  (Louis),  journalier,  i24i. 

(Nicolas  et  Henry),  sc. , 33o,  472, 

611,  612 , 728. 

Mezière,  ancien  appareilleur  des  Bâti- 
ments, 1021,  1126, 1235. 

Mézillier  (Charles),  vannier,  24i,  386, 
5ig , 53i,  653 , 663 , 768 , 779 , 883 , 
892 ,1111. 

Micault  (Hilaire),  garde  des  plaisirs  du 
Roi,  769. 

Michel  (François) , ser. , 3g4 , 3g5  , 890. 

( Gabriel  ) , portier  du  Luxembourg, 

i34,  279, 425, 56i, 690. 

(Pierre),  marchand,  485,  624, 

739, 857,  970,  1079, 1189, 1190. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Michel  (Thomas  et  Simon), prop.,  ioo4. 

(Toussaint),  men.  tourneur  à la 

Machine,  123,  267,  4i4,  44o,  527, 
55i,  662,  777,  890,  1002,  1109, 
1218. 

(Urbain),  marinier  de  rame  du 

canal  de  Versailles,  913. 

Michelet,  garde-magasin  du  poids  du  fer, 
125,  127, 269,  274,  4i2, 419, 457, 
554,  55g,  682,  797,831,910,937, 
g45 , 1020 , io35 , io56 , 1126, 1236. 
Michu,  p.  sur  verre,  46g,  726,  846, 
g55 , 1175. 

Mie  (Guillaume),  compagnon  charp., 
802. 

Mignard  (Pierre),  p. , 1067;  ses  héri- 
tiers et  créanciers',  436,  4g6. 

Mignot  (Adrien),  ter.,  757,  986. 

Millard  (Henry),  tonnelier,  97,  243, 
619,  662,  768, 883, 990. 

Millot  (François),  men.,  58,  73,  82, 
92,  n5 , i38 , i53 , 212 , 2i4 , 2i5 , 
216,226, 238,  286, 371,  383, 43o, 
502,  5 1 3 ; sa  veuve  et  ses  héritiers, 
578,  764. 

Minedorge  (Robert),  ter.,  83, 873. 
Minerve  qui  aveugle  Tirésias,  tab. , 35i. 

qui  change  les  cheveux  de  Méduse  en 

serpents,  tab.,  35 1, 

qui  donne  son  bouclier  à Persée, 

tab.,  35i. 

Miniature  (Dessins  de  plantes  en),  47, 
187,  335,  477,  617,  732,860,961, 
1071,  n43,  1182,  1197. 

(Tableau  de  J.oubert  en),  696. 

Minimes  de  Nigeon  à Chaillot,  1191. 
Minpon  (Léonard),  dit  Laroche,  garçon 
fontainier  à Marly,  56 , 98 , 200 , 244 , 
346 , 388 , 490 , 622 , 628  , 655 , 7A3 , 
771,  861,  886,  974,  997,  io83 , 
no5,  ng4,  i2i4. 

Mirel  (Jacques),  men.,  72,  92,  i53, 
212,  2i4,  2i5, 288, 383,  5i3,648, 
763,  879,  991,  998,  1090,  1097, 
1209. 

Miroir  ardent  (Polissage  de),  484. 
Miroirs,  168. 

Missolier  (Simon),  emballeur,  34i. 
Misson  (Hubert),  marbrier,  11,  12,  17, 
20,  21,  29,  49,  65,  66,  117,  137, 
1 55 , i56,  i58,  i5g,  160,  190,  262, 
3oi,  338,  44o. 

Mithonneau,  marchand  de  fer,  653, 
I 769- 
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Mitraille  de  cuivre  ou  potin,  21,483, 
n4g. 

Modèle  (Pose  du)  à l’Académie  des  Go- 
bclins,  52 , ig5 , 343 , 487,  858 , 969 , 
1080. 

de  l’arc  de  triomphe  de  Paris,  i3 , 

67. 

du  grand  autel  de  l’église  des  Inva- 
lides, 46g,  1179,  1180,  1181,  n83. 

de  balustrade  et  de  panache  pour 

l’église  des  Invalides,  468 , 470. 

du  bassin  de  la  fontaine  des  Dômes, 

à Versailles,  1161. 

de  la  cascade  de  Marly,  245 , 994 , 

1071. 

de  la  cascade  de  Trianon , 453 , 

708,  712,  733,  738,  85o. 

de  la  chapelle  de  Meudon,  794, 

856. 

du  comble  de  la  chapelle  de  Ver- 
sailles, 1161. 

de  contre-cœur  de  cheminée,  478. 

d’une  fontaine  pour  Meudon,  676. 

de  groupe  en  cire,  882. 

de  masque  et  coquille,  1101 . 

d’un  pavillon  de  Trianon,  708, 

7°9- 

du  piédestal  du  groupe  de  Girar- 

don  , 23 , 190. 

d’une  Renommée,  à Marly,  622. 

de  rocaille  de  la  grande  cascade 

de  Marly,  522. 

de  la  statue  de  la  nymphe  Callisto , 

A 8 , 190. 

de  la  statue  de  Mars,  par  Vanclève  , 

190. 

de  la  statue  de  Charlemagne , g55. 

de  la  statue  de  saint  Louis , 955. 

en  bois  du  maître  autel  de  l’église 

des  invalides,  610,  726,  727,  72^’ 
g54,  io65. 

en  bois  du  maître  autel  de  Notre- 

Dame  de  Paris,  479,  687,  737,  855, 
967,  1069 , 1071. 

en  bois  pour  les  globes  de  Marly, 

1076. 

en  grand  do  la  pièce  des  quatre 

gerbes  de  Marly,  385. 

en  pierre  de  meulière  d’un  bassin , 

86. 

en  plâtre  de  la  fontaine  d'Agrippine 

de  Marly,  99 , 24 1. 

en  plâtre  du  groupe  de  l’Enlèvement 

de  Proserpine , 5o. 


89. 
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Modèle  en  terre  d’une  cascade,  735. 
réduit  de  la  pompe  de  la  Samari- 
taine, 3 lu. 

réduit  de  la  statue  équestre  de 

Louis  XIV,  de  la  place  de  Vendôme, 
48. 

Modèles  d’anges  en  bronze,  n83. 

des  Bains  d’Apollon , io5a , 1078. 

de  la  chapelle  de  Meudon,  1120. 

de  la  chapelle  de  Versailles,  5g5, 

712. 

de  chapiteau  corinthien,  592. 

de  chapiteaux,  449,  592,  709, 

828. 

de  cheminées,  738, 802. 

de  chevaux  marins  en  plâtre,  233. 

de  cire,  48,  1101. 

des  colonnes  de  l’église  des  Inva- 
lides, 1178. 

de  consoles,  129. 

de  contre-cœurs,  65 1. 

de  corniches,  3i4,  448. 

de  corniches  en  bois  sculpté,  3i2. 

de  Coustou  pour  les  sculptures  de 

l’église  des  Invalides,  728,  1176. 

des  crédences  des  autels  de  la  cha- 
pelle de  Meudon,  968. 

de  dragons  et  vases  du  jardin  de 

Trianon  ,832. 

d’enfants  en  plâtre,  99. 

du  groupe  de  Protée  et  Arislée , 

48. 

du  groupe  du  Triomphe  de  Vénus, 

4 , 60. 

dégroupés  d’enfants,  479,  48o, 

618. 

de  stalues,  groupes  et  vases  de 

Marly,  g5,  99,  385,  479,617,  65i, 
652 , 766 , 768 , 772  , 856 , 882 , 994 , 
999  » *°72- 

de  groupes  en  plâtre  ,95,99, 385 , 

479, 617,  65i,  652, 766, 856,  882, 
99^,  999- 

d’ornements,  692. 

de  piédestaux,  1162. 

de  pieds  de  pendules,  736. 

de  plinthes,  595. 

de  la  grande  porte  de  l’église  des 

Inva  ides,  1 178. 

des  rompes  et  escaliers  de  la  Ména- 
gerie, 828. 

“ 6e  Renneqdin  Sualem  pour  la  ma- 
chine de  Marly,  1112. 

de  roses  en  sculpture,  33 1. 


Modèle  de  sculpture,  967,  n85. 

de  sculpture  à Marly,  768. 

' des  statues  de  Bacchus  et  Ariane , 
1072. 

de  statues  de  Patriarches,  955. 

des  statues  de  Vertumne  et  Po- 

mone,  1072. 

des  travaux  du  château  de  Marly, 

192. 

de  vases,  734,  822. 

et  ornements  faits  au  Louvre , 284 , 

429 , 568 , 694 , 809 , 923 , 967,  io32  , 
n36,  1248. 

du  Louvre  et  maisons  royales, 

transportes  a l’Académie  d’architec- 
ture, 333. 

Modeleurs  employés  dans  l’église  des  In- 
valides, 611. 

Modillons  de  sculpture,  33o,  33 1,  472, 
473,  612,  io48 , 1049,  1157, 1 1 58. 
Moellon  blanc,  1107. 

Moellons  (Fourniture , toisage  et  transport 
de),  18,  19,  20,  21,  3i,  100,  îoi, 
112,  129,  167,247,304,390,422, 
438 , 44 1,  5a5 , 626 , 536,  658  , 700 , 
773, 778, 786, 888,  889,  893,  931, 
999, 1000, 1069 , 1107,  1217. 

Moire  de  soie  (Pointure  sur),  52. 

Mois  de  l’année  ou  Mois  de  Lucas  (Les) , 
tapisseries,  53,  196. 

Moïse  trouvé  sur  les  eaux,  tab.,  676, 
962. 

Moissonnet,  prop.,  1122,  1232. 

Molinieh  (Pierre),  invalide  employé  au 
Jardin  royal,  625. 

Mollet  (Armand-Claude),  jard.,  137, 
a85,  43o , 569,  695,  809,  924, 
io3a , 1137, 1249. 

contrôleur  triennal  des  Bâtiments, 

428, 567, 6o4,  683,  693, 721,  798, 
808,  84o,  922,  1019,  io3i,  1124, 

1 136 , 1236 , 1247. 

contrôleur  au  magasin  des  démo- 
litions, 702,  909,  947,  1060,  1168. 
Mollière  (Pierre),  chandelier,  97,  242, 
387,  621,  653, 768,  884, 995,  no3; 
sa  veuve,  no3,  12 15. 

Monceaux  (Château  de),  67,  58,  126, 
149,  201,  209,  272,  347,  348,  49 1 , 

629,630,743,744,861,976, io84 , 

1196, 1196. 

capitainerie,  348,  io84. 

ferme  de  la  Reine,  348. 

halle  du  château,  743. 


Monceaux  : horloge  du  château,  975. 

jardin  du  Roi,  i53,  348,  744. 

jardin  de  la  Reine,  58, 1 58,  348. 

jardins,  58,  201. 

murs  du  parc,  491,  975,  io84, 

1195. 

palissades,  201,  348. 

parc,  553,  1019,  n52. 

petit  parc,  348. 

pont  communiquant  avec  le  petit 

parc,  348. 

pont  communiquant  avec  le  vil- 
lage, 348. 

pont-levis  du  château,  491. 

village,  348. 

Moncrip  (Mu“  De),  de  Fourqueux,  5i2, 
647. 

Monget  (Louis),  ter.,  525. 

(Thomas),  garde  des  étangs  du 

Chenay,  319 , 1129. 

Monmort  (De),  intendant  des  galères, 
seigneur  du  Mesnil-Saint-Denis,  434, 
4g4. 

Monnet  (Louis),  marchand,  1080. 
Monnoyer  (Jean-Baptiste),  dit  Baptiste, 
p.  de  fleurs,  52,  195,  343,  487. 
Monny  (Vincent),  ter.,  5o4. 

Monplaisir,  invalide  employé  à Fontaine- 
bleau, 127,  272,  4i6 , 535,  556, 
685>  799  > 912 * 1 022  , 1128,  1238. 
Mons  (Vue  de  la  ville  de),  tab.,  47. 
Monstres  marins  de  marbre , g65 , 1073 , 
1074. 

marins  en  plomb,  188,  189,190, 

336,  337,  g64,  g65. 

Montaimé  , employé  à Meudon , 119, 
262. 

Montargis  (Forêt  de),  497,  498,  869. 
Montaudoin  (Claude),  voit.,  4io,  4i8, 
628,  661. 

Montbard  , gr. , 1077. 

ébéniste,  1161. 

Montboron  (Aqueduc  de),  7,  1 52,  211, 
223,  224,  225,  273,  369,  871. 

(Butte  de),  1,  i4,  i44,  205,211, 

223,  224,  324,  453, 464,  606,  638, 
763,  754,  84 1 . 

( Réservoirs  de  la  butte  de  ) , 1 4 , 

67,  3i6 , 833. 

Montéau  ou  Montrant,  sc.  marbrier,  611, 
853,  g3g,  966,  io4g,  1073,  1101, 
1167,  1 1 53 , n84 , i23o. 

Montesson  (Pierre  de),  523. 

Mont/ort  (Domaine  de),  5g8. 


Montjort  (Forêt  de),  598,  658,  661, 
706. 

(Rigoles  de) , 455. 

(Triage  de  grès  près  de),  96. 

Montgrand,  marchand  de  marbres,  978. 
Montmartin  (Le  sr),  106. 

Montmartin  (Arbres  de  roues  de),  248. 
Montmorin  (Le  marquis  de),  B98. 

Mont  Parnasse  (Le),  gravure,  485. 
Monlrelain  (Plaine  de),  1 3 , 66. 

Montreuil  (Jacques),  inspecteur  à 
Marly,  124,  270,  275,  4i4,  552, 
682,796,911,  1020,  1123,  1234. 
Montreuil  (Village  de),  i52,  211. 
Montrieux  (Roche  de),  322. 

Morand  (Antoine),  prieur  du  prieuré  du 
bas  Marly,  812 , 863. 

Morangis  (Mmc  de),  868. 

Morant,  oiselier,  1178. 

Moreau  (Denis),  dit  des  Noyers,  compa- 
gnon charp.  ,914. 

(La  veuve  de  Jean),  tailleur  de 

pierres,  56o. 

inspecteur  des  ouvriers  à Ver- 
sailles, 56 , 347,  434 , 4go , 4g 1 , 4g3 , 
742  , 860 , 973 , 1082 , ng3. 

ter.,  1095,  1196. 

Morel  (André),  mat.,  4i,  181,  326, 
465 , 607,  688, 724, 843, 961, 1026, 
io63,  1172. 

(Charles),  batelier,  4og. 

artificier,  5,  60,  ig4,  842. 

Moriel  (André),  fermier  de  l’église  du 
Chenay,  743. 

Moriette,  compagnon  fontainier,  4i, 
180,  324, 464. 

Morin  (Gabriel),  voit,  par  eau,  34o, 
352. 

(Jean),  ter.,  773,  988,  1094, 

1095. 

carrier,  107. 

marchand,  io5i. 

nattier,  1059. 

Morlet,  directeur  des  plants  des  parcs 
et  avenues,  123,  i4o,  202  , 268 , 287, 
349, 4i 2 , 433,  493,  552,  572, 63o, 
680,  697,  745, 798, 811,  862, 909, 


Nacelle  pour  le  canal  du  Trou  d’Enfer, 
1 io4. 
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927,  976,  1019,  1037,  io85, 1125, 
ll42,  H96,  1236,  1242. 

Morlière  (Eugène),  ser. , 328,  467. 
Moron  (Barthélemy),  garçon  plombier, 
243,  1090. 

(Jacques),  compagnon  plombier, 

98 , 243 , 620. 

Mortillon  ( Bonaventure ) , charp.,  107, 
252,  3g5,  533,665,  780,  8g4. 

Morue  (Digue  de  la),  au-dessus  de  Cha- 
ton, 773. 

Mosaïque  (Travaux de),  610,611,612, 
61 3 , 727,  728. 

Mosaïques  en  bronze,  48o. 

Mosnier  (Gassion),  voyageur  au  Levant, 
297,  357,  573, 63i,  700, 747. 

Motte  (François),  laboureur,  i2o4. 

(Guillaume),  ter.,  23o,  375, 5n, 

645. 

(Pierre),  ter.,  229,  23o,  372, 

375,  38o , 5io,  620,  645, 646,  766, 
762 , 1204. 

(Pierre  et  Guillaume),  ter.,  83, 

87,  227,  229,  23o,  372>  375,  5o3 , 
5io,  64o,  704,  756,  760, 873,  876, 
984,  989 , 1095 , 1208. 

Mouette  , libraire,  740. 

Moulage  de  chapiteaux,  736 , 853. 

de  chapiteau  antique,  48o. 

du  groupe  de  Zéphire  et  Flore, 

735. 

d’œuvres  de  Coysevox,  11 85. 

du  piédestal  des  globes  de  Marly, 

1073. 

des  statues  des  chapelles  de  l’église 

des  Invalides,  1177. 

de  vases,  882. 

Moule  du  cheval  de  Niobé,  736. 

de  la  statue  équestre  de  l’hôtel  de 

Vendôme,  48. 

Moules  d’après  l’antique,  202. 

de  groupes  de  bronze,  353. 

de  groupes  de  Coustou,  1073. 

de  groupes  de  Coysevox,  1073. 

— — du  groupe  de  Ino  et  Mélicerte, 
n85. 

de  Protée  et  Aristée,  n85. 
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Moules  de  monstres  marins,  190. 

de  plâtre,  190,  617,  652,  767, 

964,  967. 

Moulin  à vent  élévatoire  des  eaux, 
79°- 

Moulineau  (Faisanderie  de),  3,  5g. 
Moulineaux  (Les),  maison  de  M.  Félix, 
453,  454,  596. 

(Port  des) , 79  , g34 , 1228. 

Moulineaux  près  Saint-Prix  (Les),  3g 4, 
442 , 5g8. 

Moulins  acquis  par  le  Roi,  8i3,  863. 

élévatoires  des  eaux  de  la  Bièvre , 

749  , 8 1 5. 

sur  la  rivière  d’Epernon  (Chô- 
mage de) , i5 , 68 , 69. 

Moulins  (Bureau  des  finances  de),  17, 
3o2 , 438 , 575 , 576. 

Moulins,  receveur  général  des  finances, 
20,  675. 

Moulures  de  bronze,  65o,  766,  792, 
1099- 

de  bronze  doré  ciselé,  117,319, 

5i5 , 619,  794,  926,  io35 , 1 i4o , 
1211. 

de  cuivre  doré,  253,  3o3, 

de  tableaux , 1 1 5 , 116. 

Mouret  (Louis),  cordier,  967. 

Mourlin  (Jean),  compagnon  ser.,4ig. 
Mouton,  voit.,  ig3. 

Moutons  de  la  Thébaïde  pour  la  Ména- 
gerie, 11 44,  1197. 

Moynat  (La  veuve),  marchande  de  pois- 
sons , 884. 

Muette  (Château  de  la),  1174. 

Muguet,  imprimeur,  37,  178, 322. 

Muids  pour  transport  de  carpes  (Fourni- 
ture de) , 1208. 

Mury  (Joseph) , Suisse,  1023. 

Mus  art  (Pierre),  compagnon  fontainier, 
4i,  180,  272,  324,  464,606,723, 
754, 842, g5o , 1062, 1170. 

Muyron,  marchand,  io35. 

Muzard  (Gaspard),  garçon  fontainier  à 
Meudon,  57,  118,  263,  4o8,  547, 
628,  678,  742, 793, 860,  906,974, 
1016,  1194; sa  veuve,  1025. 


Nacelles  pour  les  pièces  d’eau  de  Marly, 
769- 


Nacelle  pour  le  service  des  îles , près  la 
machine  de  Marly,  65g , 663 ,778,892. 
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Nacelles  pour  Luciennes  et  Roquancourt, 
889,  893 , 1330. 

NAiL(Jean),men.,444,456,5i3,  570. 
Nainville,  fondeur,  48. 

Namur  (Tableau  représentant),  336. 
Nanterre  (Pierre  dure  de),  347. 

Naxtois,  vannier,  768, 990. 

Nappes  d’autel,  s5i. 

Narcisses  (Oignons  de),  87,  90. 

blancs,  365. 

blancs  doubles,  364,  365. 

blancs  printaniers , 365. 

non  pareils,  318. 

Narque  (Jean),  dit  Saintongeois , maç. , 
773. 

Nativité  (Tableau  représèntant  la ) , i4s, 
so4. 

Nattes  (Fournitui’e  de),  468,  758. 

pour  envelopper  les  tiges  de  mar- 
ronniers d’Inde,  1069. 

pour  orangerie,  1116. 

Nattier  (Jean-Baptiste) , pensionnaire  de 
l’Académie  de  France  à Rome,  1081. 
Nattier  frères , élèves  de  l’Académie  de 
peinture  et  de  sculpture,  637,  741, 
910,  973  , ns3,  1193. 

marchand  de  nattes , 468. 

Navires  renvoyés  de  Paris  à Rouen,  633. 
Nècre,  fondeur,  48i. 

Neige  transportée  dans  les  glacières , 
697,  64s  , 679 , 759 , 875 , g4i. 

Neiges  (Enlèvement  des),  3i,  169,  s3o, 
233 , 3i4,  331,  376,  378, 759. 

Nelle  , men.  — Voy.  Denelle. 

Neptune,  groupe  de  marbre,  1073. 
Nepveu,  maç.,  11 5s. 

Ne'ra,  chaudronnier,  469,  1068. 

Nesle,  men. , 395. 

Nesme  (Le  sr),  3oa. 

Nettoyage  d’appartements , 1 4i , 2o3, 287, 
349,  432,  492, 571,  63o, 697,  744, 
811,  862,  927,  976,  1008,  1011, 
1027, io3o, 1037,  io85, 1246. 

d’aqueducs  et  canaux,  721,779, 

834,  888,  942,  996,  io44,  1079, 
1218. 

de  bassins  et  pièces  d’eau,  762, 

823. 

do  dorures,  io48,  1062,  1161. 

de  fossés,  784. 

de  galiotes,  101 3. 

de  glaces,  168,  362,  45o,  765 

800,  88l,  916,  992,  1024,  1026 
1129,  n38,  i24o,  1245. 


Nettoyage  de  planches  de  cuivre,  720. 

de  peintures,  447,  595,  691,  712  , 

827,  920, 938, 1028,  1244. 

et  restauration  de  statues  et  vases 

de  marbre,  5 1 8 , 767. 

j et  restauration  de  tableaux,  28, 

i4i,  i53 , 166,  2o3,  211,  3ii, 363, 
385,  436,  555,  575,  680,  699, 747, 
817, 827, 85o , 909 , 961, 1017, io52 , 
1161. 

Neveu,  employé  aux  travaux  de  la  ri- 
vière d’Eure,  322 , 46o. 

Nicolas  (Louis),  dit  La  Violette,  inva- 
lide , 417,  556. 

Nicque,  sc. , 678. 

Niobé,  groupe,  736. 

Nion  ou  Nyon,  inspecteur  à Cha ville  ,126, 
127,  272,  4i6, 556. 

Nivard  ( Mathieu  ou  Mathurin) , chapelain 
de  la  maison  des  Gobelins,  54,  197, 
343 , 487,  624 , 739 , 867, 970 , 1079 , 
1190. 

Niveau  à huile,  484. 

Nivellements,  38,  177,  323,462,6o4, 
721,  84o,  947,  967,  968,  1060, 
1168. 

Nivelon  (Jean),  jard. , 281,  565,  806, 
920,  1029,  n33,  1245. 

(Zabulon) , jard.,  i3i. 

jard.,  70,  216 , 426,  4g4,  632, 

746,  864, 977,  1086,  1198. 

dessinateur,  64,  197,  290,  342, 

35i,  487, 624 , 739 , 867,  970, 1079 , 
1190. 

Nivernais  (Fer  de),  249,  629. 

Nivet  (Louis),  men.,  2,68,  92,  1 1 5 , 
i43,  i53,  i64,  2o4 , 212,  238, 
260,  309, 383,  4o4 , 444,  5i3, 542, 
570,706,764,781,879,  895,904, 
ioi3 , io36. 

Noël  (Adrien),  maç.,  374. 

(François),  ser. , 776. 

(Jacques),  marchand,  no3. 

horloger,  46o. 

sc.,  691,  709 , 939,  io4g,  1167, 
Nœuds  de  plomb,  243. 

Nogent  (Le  chevalier  de),  i5. 

Noiret  (Pierre  et  Denis),  marchands  de 
cuivre,  6,  63,  io4,  105,249,392, 
3g4;  la  veuve  de  Pierre,  629. 

Noirot  (Sulpice),  jard.,  201. 

Noisy  : allée  en  face  du  château,  656. 

allées  du  parc,  245. 

allées  du  potager,  99, 345,  656. 


ROI. 

Noisy  : avenues,  246. 

bancs  de  gazon , 99. 

bois,  91,  97,  379,  38o , 38i, 

647. 

cadran,  523. 

( Château  de),  8, 1 3 , 67,  99, 100, 

345,  246,  352,  389,  523,  524, 65o, 
657. 

chemin,  389. 

chenil,  523, 772. 

(Commune  de),  642. 

garenne  (Ancienne),  656. 

jardins,  245. 

jeux  de  houle  et  de  quille  pour  les 

princes , 99. 

mur  de  terrasse  (Démolition  du) 

derrière  le  château , 656. 

ouvriers,  389. 

parc,  389 , 610. 

parc  (Grand  bois  du),  524. 

parc  (Grandes  mares  du),  624. 

paroisse,  148,208,747. 

pompes  des  pavillons,  884. 

pont,  170 , 171. 

potager  (Jardin),  99,  100,  388, 

523,  524,  656,  657,  772, 884,  887, 
999 , 1106,  1217. 

potager  (Nouveau),  245,  246. 

puits  de  la  basse-cour  du  chenil, 

246,  523, 884. 

rigoles,  52  4. 

route  nouvelle  ,610. 

routes  du  parc,  524. 

(Terroir  de),  748. 

village,  656. 

Nolin  , géographe , 1216. 

Nollan  (Simon),  corroyeur,  1108. 
Nollant  (Pierre),  corroyeur,  io3,  248, 
313,627,  ^94,  661,  775,831,889, 
1001, 1061,  1108 , 1218. 

Non- jouissances  (Remboursement  de), 

1,  4, 9,  i3,  i4,  i5 , 58,  60,  64,  66, 
68,  69,  i4o,  i4i,  i42,  i43,i44, 
i45,  i48,  149,  162,  1 54 , 202,  2o3  , 
204,  205,  206,  208,  209, 311,  212, 
213,  287,  288,  289,  293,  298,  299, 
3oo , 34g,  35o , 36i,  354,  359,  36o, 
432, 433, 434,  435,  436,  492,  493, 
494,  4g5, 496,  672,  574,  63o,  63i, 
633,  634,  697,  698,  699, 745, 747, 
748,749,811,  812, 8i4, 8i5, 816, 
863, 863,  865,  866,  868,  927,  928, 
929 ) 976-  978>  979 > 1037,  io38, 
io85,  1106,  h42,  1 1 43 , n44, 


n46,  1196,  1197,  1198,  1199, 

1900. 

Normand  (Pierre),  marchand  de  bois, 

ôgS. 

Normandie  (Pierre  dure  de),  686. 

(Rocaille  envoyée  de),  87. 

Noserines  (Abbé  de),  aumônier  des  Bâti- 
ments, 565,  684,  910,  1091, 
1933. 


Observatoire,  45,  46,  186,  191,  333, 
334,  335,  34o , 4n,  4i6,  491,  497, 
476, 489, 557,  658,  566,  616,  699, 
683, 689,  690, 739,  737,  8o5 , 919, 
991,960,  1097,  1098,  1070,1139, 
n34,  1189 , 1949 , 1943. 

terrasse  (Grande),  199. 

Odonhué,  capitaine  et  premier  maréchal 
des  logis  des  gendarmes  anglais,  816  , 
866. 

Œillets  (Touffes  d’),  761,  868,  1087, 

1900. 

d’Espagne,  74. 

Offeman,  sc.,  1101. 

Offroy  (Didier),  men.,  1999. 

Ogilvie  ( Jacques-Patrix),  seigneur  de 
Boine,  1187. 

Ogilvy  (Marbre  d’),  11 48, 1187. 

Oies  du  Canada  pour  la  Ménagerie,  867. 
Oignons  de  fleurs  (Fourniture  et  trans- 
port d’),  67,  74,  78,  79,  87,  918, 
919,  939,  364,  365,  367,  376,  497, 
5oi,634,  635,751,759,868,870, 
980, 989,  1087,  1900. 

(Jardin  de  Toulon  pour  la  culture 

des),  67,  79,  901,  438,  4g2,582, 
63o , 709 , 744 , 890,  869 ,989,  934, 
972- 

rares,  770,  no5. 

Oing  (Fourniture  de  vieux),  943,  459. 
Oise  (Rivière  d’) , 78 , 80 , 5oo. 

Oiseau  couronné  des  Indes,  11 44, 1198. 
Oiseaux  achetés  dans  le  Levant,  63 1, 
867. 

dessinés  et  peints  en  miniature, 

617. 

Olivier  (Pierre),  maç.,  713. 

Olivrel,  charron,  855,  1075. 

Openord  (Jean),  ébéniste,  137,  984, 
43o,  569,  6g5,  809,  994,  io39, 
1137, 1949. 
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N otre-Dame-lez-G avenues  (Chantier  de), 
747. 

Noürisson,  sc. , 190, 709. 

Noyer  (Tables  pliantes  de),  1098. 

Nuages  de  bronze  doré,  966. 

Nudités  des  statues  (Feuilles  de  marbre 
pour  cacher  les),  659. 

des  tableaux  (Draperies  peintes 

pour  cacher  les) , 733. 

0 

Or  (Clous  d’),  33g. 

(Médailles  d’),  488,  696,  979. 

(Tasse  et  soucoupe  d’),  33g. 

commun,  458. 

...  en  feuilles,  4o6,  468,5i6,544, 
600. 

filé,  485,  487,  694,  696,  739, 

867,  969, 971,  1080,  1189. 

jaune,  458. 

moulu  (Dorures  d’),  89,  166, 

4o6,  5i5,  679 , 609 , 619 , 696, 8i4  , 
865 , i9ii. 

pour  la  dorure  du  dôme  des  Inva- 
lides, 437. 

(Grand)  pour  dorure,  18,  437, 

458 , 600 , 767. 

(Petit)  pour  dorure,  437,  458, 

600. 

Orages  (Dégâts  causés  par  des) , 660. 
Orangerie  (Chauffage  d’),  373,  5o4, 
64i,  769,  876,  985,  109a,  in5, 
1906. 

Orangers  (Achat  et  transport  d’),  918. 

(Chariots  pour  le  transport  des), 

3o, 694, 83o. 

( Cueuillette  de  la  fleur  d’),  3o , 

1095. 

(Distillation  de  fleurs  d’),  899, 

1116. 

(Seaux  pour),  445,  453,  588, 

8a5. 

de  Fontainebleau,  76,  198,  i33, 

909,  974,  980,  983, 987,  348, 419, 
491,494,  439,  499,601,559,560, 
564, 566,  673,  63i,  688, 691, 698, 
745,  8o5 , 806,  819,  863,  916,  990, 
991,  927,  976,  1094,  1098,  io38, 
io85 , 1 1 13 , in5,  1116,  1128, 
1 133 , 1 135 , 1 143 , 1197,  1239, 
1246. 

de  Meudon,  n4,  261,  263,  4o5, 
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Nudités  des  tapisseries  des  Gobelins  re- 
couvertes, 623 , 624 , 625 , 733 , 738 , 
85o , 85i, 970. 

Nuit  (Groupes  de  marbre  gardés  par  des 
soldats  pendant  la),  856. 

Numidie  (Demoiselles  de) , pour  la  Ména- 
gerie, 867,  n45 , 1199. 

Nymphes  avec  des  enfants  et  attributs, 
groupes  ,963 ,964 , 1072 , 11 83 , 1 184. 


642 , 643 , 547,  671,  673 , 678 , 790 , 
792, ioi3, ioi4,  1118,1119,1121, 
1227,  1231. 

Orangers  de  Saint-Germain  ,56,i33,2oo, 
228,  277,  346,  373,  423,  4go,  5o4, 
662 , 628 , 64i,  768 , 759 , 861, 874 , 
986, 1082,  1091, 1092, 1194,1205, 
1206. 

de  la  pépinière  du  Roule , 46 , 5o , 

186,  335,  36g,  476, 616,  638,732, 
753,  871,  960,  982,  1069,  1089, 
1202. 

des  Tuileries,  i34,  i35,  223, 

22  5 , 279 , 422 , 5oi,  564 , 692  , 8o4 , 
918 , 1028 , 1070 , 1132,1182, 1244. 

de  Trianon,  25,  26,  309,  3io, 

445,453,585,588,822,825,1025, 
io48,  n56. 

de  Versailles,  24,  3o,  168,  3o8, 

3og,  3io,  3i3, 443,  444, 445,585, 
687,  588 , 590 , 59/1 , 70/1 , 705 , 706 , 
711,  722, 822,  823,  824,  825,  83o, 
934 , 935 , 937,  940 , 948 , 949 , 1025  , 
io44,  io45,  io5i,  1129,  n54, 
n55,  1169. 

Orceàu,  secrétaire  du  Roi,  433 , 492. 

Oré  , maç. , 1162. 

Orettes  noires  et  blanches  pour  la  Ména- 
gerie, 867. 

Orgue  de  la  grotte  de  Versailles  (Trans- 
port à Paris  de  1’),  210. 

Orgues,  i5o,  173,  210. 

Orléans  (Canal  d’),  483, 638, 53g. 
Orme  (Barres  de  bois  d’),  767. 
Orme-Allain  (Chanlier  do  1’) , 634. 

Orme  (Billes  d’),  224,  369,  5oo,  676, 
636, 637, 870.  871, 982. 

Ormes  (Arrachage  d’),  i58,  93 1 

(Arrosage  d’),  638,  12o4. 

( Boutures  d’ ) , 63g. 

(Cépées  d’),  636,  1088. 
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Ormes  (Ebourgeonnage  et  élagage), 

500,  703, 757,  986,  1147. 

(Étètement  d’) , 982. 

(Fagots  d’) , 438 , 985. 

(Graine  d’),  76,  219,  224,  369, 

501,  980. 

(Marcottes  d’),  224,  369,  871, 

982. 

(Pépinière  d’),  76,  77,  87,  99, 

219,  221,  368,  36g,  5oo , 636,  638, 
743,  760, 871,  980,  1088, 1201. 

(Plantation  d’),  23,  76, 76,  83, 

86,  87,  234,  244,  268,  369,  372, 
375,  4o2 , 5o3 , 610,  611,  635,  659, 
663,  671,  760,  801,  876,  878,  989, 
1205. 

( Redressement  et  soutien  d’ ) , 162, 

236, 237,  243,  5io,  54i,  646,  756, 
762. 

( Regarnissement  d’),  756, 873. 

(Transport  d') , 78 , 87,  222 , 238 , 

244,  375,  377,  381,382,387,388, 
4o3,  498,635,636,760,751,760, 
873,  876,  878,  989,  1087,  1095, 
1099 1 1 106 , 1202. 

à bois  perdu,  g84. 

armés  d’épines,  760. 

de  Flandre,  80,  224,  676. 

de  Marly  renversés  par  les  vents , 

762. 

en  boule,  38o. 

en  motte,  75,  76,  80,  87,  219, 

222,  232,  244,  372, 375,  38 1 , 382, 
387,  388,  4o3,  498,  610,  611,  635, 
636,  644,  645,  646,  671,  750,  761, 
760,  762,  869, 873,  876,  878, 980, 
985,  989,  998,  1087,  1095,  1099, 
1201,  1202 , 1 204 , 1208. 

en  portique , 86,95,  377. 

en  portique  ( Palissage  de  branches 

d’) , 86 , g5 , 96. 

en  quinconce,  563. 

enterrés  en  mannequin,  99, 24i, 

377. 

morts  (Vente  et  remplacement  d’) , 

83,  86,  372,  682,  64o,  766,  760, 
818, 873. 

Ormilles  (Plant  et  semis  d’),  76,  369, 
5oi, 637,  638,  743, 763,980, 1201. 
nement  violet  pour  la  chapelle  de 
la  machine  de  Marly,  892. 


Ornements  donnés  à la  cathédrale  de 
Strasbourg,  296,  34 1,  356,  4i5. 
Ornières  (Comblement  d’),  86,  229, 
232,  234,  245,  263,  375,  38g,  462, 
5o8 , 5io , 524,  54g,  697,  64o,  756  , 
873 , 878 , 1207. 

Orsé  ou  Orcé,  taillandier,  621,  737, 
854,  885, 967,  1075, 1168,  1188. 
Orsigny  ( Étang  d’),  317,  821. 

Osier  (Corbeilles  et  clayes  d’),  53 1,  664. 

(Liens  d’),  1091. 

( Mannes  et  mannequins  d’ ) , 78 , 

95,  io5 , 221,  222,  24i,  367,  385, 
499, 5oi, 637,  653, 752,  768, 870, 
957,  981,  985,  io5g,  1088,  1111, 
1202. 

(Plant  d’) , 224 , 5oo , 702. 

(Seaux  d’),  3o,  3i3, 34o. 

(Seaux  goudronnés  d’),  i2i4. 

commun  (Bottes  d’),  768. 

franc  (Bottes  et  gerbes  d’),  78, 

80,  95,  222,  237,  243,  385,  386, 
519 , 662 , 653 , 768 , 768 , 884 , 892 , 
990 , 1102  , 1 2 1 4. 

Osiers  (Fermage  de  plantations  d’),  22  , 
160 , 3oi,  438 , 44o , 702 , 818 , 930, 
io4i,  1147. 

Ossements  (Transport  d’),  878. 

Oudard  ( Pierre  ) , employé  aux  travaux  de 
la  rivière  d’Eure,  795. 

Outardes  pour  la  Ménagerie,  867. 

Outils  (Fourniture , réparation  et  trans- 
port d’),  36,  84,  97,  98,  228,  239, 
a4i,  243,  25i,  347,  373,  387, 3gi, 
394 , 44o  , 520 , 64o , 653 , 654 , 660 , 
701,  737,  767,  761,  769,  874,  884, 
985, 998  , ioo4,  no3,  1180,  1216. 

• (Manches  d’),  176. 

de  charpentier,  106,892,  ioo4, 

1111,  1219. 

de  fontainier,  387,  998. 

pour  serrer  la  glace,  455,  6o3, 

83o , 940. 

Ouvriers  ajournées,  3i,  37,  38 , 79 , 85 , 
86,  98,  100,  io5,  106,  109,112, 
119, 120,  122,  169,  176, 177,  178, 
ig4,  201,  223,  228,  244,  245,  246, 
200,  251  , 2Ô2,  255,  265,  3l4,  321, 
322,  323,  368,  373,  388,  389,396, 
3gg , 4io,  4 1 3 , 421,  452,  46o , 46 1, 
462, 468, 482, 484, 5oo,  5o5,  5o6, 


5i3 , 520,  Ô22  , 524,  627,  53o , 53i, 
535 , 536 , 538 , 54g  , 5g5 , 6o3 , 6o4 , 
6o5,  622,  623, 625,  637,  642. 646, 
656,657,  668,  679,681,712,713, 
719,  720,  721,  729, 737,  738, 759, 
760, 762,  771,  779,  784, 787,  793, 
827,  832,  837,  83g,  84o , 846, 855, 
856,  870,  876, 887,  893, 899, 902, 
907, 925,  g4o  , g4i,  947,  962, g56, 
968,  971,  986,  999,  ioo4,  1009, 
1011, 1017, 1019, io5i, 1062,1060, 
1067,  1077,  1078,  iog3,  1106, 

1110,  1111,  1116,  1118,  1122, 

1124,  1160,  1161,  11 64,  1168, 

1187,  1205,  1216,  1221,  1225, 

1226,  1232. 

Ouvriers  blessés  ou  tués , 128,129,521, 
53o , 56o , 654,  686,  687,  688, 771, 
801,  802, 8o3,9l3,9l4,gi7,  1023, 
1024,  1025,  1026,  1129,  n3o, 

ll3l,  124o,  124l,  1242. 

chargés  de  la  garde  de  la  machine 

de  Marly,  664,  891,  892,  1002. 

chargés  de  restauration  de  ta- 
bleaux, 1080. 

du  dôme  des  Invalides,  1178. 

de  la  machine  de  Marly  (Bâtiment 

pour  loger  les),  627. 

de  la  pépinière  du  Roule  ,79,223, 

368 , 5oo , 637,  752 , 870 , 982 , 1089 ’ 
1202. 

des  pépinières  des  environs  de 

Versailles,  79,  80,  223,  1089,  1202. 
empêchés  par  des  barrières  d’en- 
trer dans  les  jardins  de  Meudon , 64g. 

employés  à couvrir  les  nudités  des 

tapisseries  des  Gobelins,  623,  624, 
625 , 738. 

levant  des  cépées  dans  la  forêt  de 

Saint-Germain,  243. 

malades,  892. 

marbriers  employés  à Marly,  1129. 

pour  la  garde  des  bosquets  de 

Marly,  pendant  le  séjour  de  Lotus  XIV, 
646, 762. 

sculpteurs  indemnisés  de  la  perte 

de  leur  temps , 5 18. 

Ovide.  — Voir  Métamorphoses. 

Oyttes  d’Espagne , volatiles  exotiques , 

1 1 44  , 1198. 
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Padelain  (Jean),  ramoneur,  3o,  36, 
84,  108,  120,  137,  168,  175,  191, 
227,  242,  285,  3i4,  319,  372,  386, 
43o, 45 1 , 459 , 482  , 5 1 9 , 53i,  548 , 
569 , 594 , 602 , 64o , 654 , 664 , 695 , 
711,  719,  736,  767,  769,  793,  809, 
83i,  838,  874,  885,  892, 924,  966, 
985,  996,  ioo3,  io32,  io5i,  1077, 
1092,  1137, 1187,  1220, 1249. 

(Jean-Antoine),  ramoneur,  899, 

940,  g46,  1016,  1057,  1103,1116, 
1122,  n5g,  1167,1206,  1216. 
Paillard  (François),  charp. , i24o. 

— (François),  compagnon  charpen- 
tier, 4 19. 

Paillassons,  220,  1116. 

Paille  (Fourniture  de),  5ig,  1110. 

d’avoine,  702. 

de  seigle,  220,  243,  5 1 3, 995. 

longue  pour  les  glacières  et  les 

paillassons,  24,  80,  84,  88,  n3, 
119,  162,  i63,  220,  238,  268,  260, 
3o8 , 3i5 , 392  , 3g6 , 4o2  , 5 1 3 , 53o, 
598 , 648 , 705 , 715 , 763 , 768 , 835 , 
883,  892,  996,  ioo3,  io55,  1111. 
Paillet  (Antoine),  garde  des  tableaux 
du  Roi,  28 , 117, 166, 3n , 363 , 447, 
544,  555 , 590 , 676 , 680 , 718 , 797, 
909 , 1017,  io36 , 1236. 

(Christophe),  p. , 827,  938,  g45, 

io48,  1067,  1120,  1125,  1189. 

élève  peintre , 125,  267. 

Palaiseau  (Rigole  de),  i4,  67. 

Pale,  oiseau  pour  la  Ménagerie,  867. 
Palettes  de  bronze,  65o,  1211. 

Pal/our  (Moulin  de),  35g. 

Paliers  de  cuivre,  287,  34g. 

Palis  de  la  forêt  de  Fontainebleau,  107, 
109,  202, 255,  298,  35g, 396,398, 
533 , 535 , 665 , 666 , 668 , 780 , 783 , 
8g4,  898,  ioo5,  1008,  1112,  in5, 
1224. 

pour  enclore  faisanderies  et  ga- 
rennes. 107,  109,  110,  262,  256, 
298,  35g,  4oo,  786,  1226. 

Palissade  (Bois  en),  86. 

(Chèvrefeuille  en),  364. 

Palissades  (Elagage  de),  348. 

de  charmille,  76,  79,  180,  219, 

222,  223,  224,  229,  23o,  231,  4o3 , 
463,  607,  646, 647,  877,  g84. 
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Palissades  d’ifs,  307. 

de  jasmins  d’Espagne,  72,  216, 

280,  297,  358,  425,  566,  692,  8o4, 
8o5,  917,  1029,  ii32. 

des  jardins  deMeudon,  671,  788. 

du  mail  de  Fontainebleau,  i3i, 

281,  426 , 565 , 691, 806 , 920 , 1029, 

1 1 33 , 1245. 

du  parc  et  de  la  forêt  de  Marly, 

86,  91,  229,  23o,  2.3i,  646,  647, 
877’  989- 

du  parterre  de  Saint-Germain,  1 33, 

423 , 562 , g84. 

du  nouveau  jardin  de  Trianon  ,81. 

du  jardin  de  Vincennes,  79. 

du  jardin  de  Voisins,  499. 

Palissage,  671. 

de  branches  d’ormes  en  portique,  86. 

de  charmilles,  647. 

Pallas  (La  veuve),  concierge  du  sérail 
de  Vincennes,  4i5 , 423,  566,  684, 
689 , 800 , 919 , 1028. 

(Jacques),  concierge  du  sérail  de 

Vincennes,  1246. 

Pallées  de  pieux,  100, 101, 102,  io4, 248. 
Palleras  (Jean) , voit. , 38o. 

Pallu,  sc,,  28. 

Palmarini  ( Jean) , gondolier  vénitien , 42 , 
182 , 326 , 466 , 608 , 726 , 843 , g5i, 
io63,  1172. 

(Palmarin) , gondolier  vénitien,  42  , 

i4i,  182,  2o3,  287,  326,  348,  432, 
466,  492,  571,  608,  63o,  697,  725, 
744,  811,  843,  862,  927,  961,  975, 
1037,1063,1084,  n4i,  1172,  1196. 
Panache  (Modèle  d’une),  468. 

Panaches  de  sculpture,  610,  727. 
Pancalonio  (Barthélemy),  gondolier  vé- 
nitien, 42 , 182 , 326, 466, 608, 726, 
843,  g5i,  io63, 1172. 

Paniers  (Fourniture  de),  768,  1202. 

à bras,  io5. 

- à feu , 892. 

à pompe  ,io5,25i,53i,779,im. 

de  fleurs,  ornement  de  fontaines, 

1230. 

Panneaux  de  bronze , 48o. 

de  cuir  de  bœuf,  386. 

de  cuir  de  vache,  998. 

de  cuir  rembourré  pour  arbres, 

no4. 


Panneaux  de  fil  de  fer,  1216. 

de  fil  de  laiton,  398,  1216. 

Pansements  d’ouvriers  blessés , 53o , 654, 
686,  892 , 1023. 

Papier  (Fourniture  de),  972. 

à dessiner  (Fourniture  de),  37, 

178,  322, 4i8,  46 1,  558,  6o4,  621, 
667,  719,  720,  729,  800,  839,  916, 
947,  g52 , 953,  968,  1024,  io64, 
1129,  1173,  1216, 1239. 

Papillon  (Martin),  voit, , 56o. 

commis  des  bâtiments  ,1125, 1236. 

Paqdet  ou  Paquay,  maç. , 61 3 , 957. 
Paralytique  chargé  d’accorder  le  carillon 
de  la  Samaritaine,  299,  36 1,  435, 
4g6,  632. 

(Gratification  à un  charpentier), 

1240. 

Paré  ( Jean- Baptiste ) , habitant  de  la 
Celle,  525. 

Parent,  prop. , ng5. 

■■-■■■■■  ser. , 764,  880,  992,  1098, 
1210. 

Parfait  (Daniel), maréchal,  1099, 1210. 
Paris  (La  veuve  Antoine),  entrepreneur 
de  maçonnerie,  43,  33 1. 

(Germain),  jard.,  76,  76,  219, 

3oi,  366,  4i8,  497,  676,  636,  760. 
Paris,  79. 

abbaye  de  Sainte -Geneviève  au 

Mont , 1 4o , 202  , 288  , 29.3 , 34g,  354. 

abbaye  de  Saint -Germain- des  - 

Prés,  i42,  2o4,  8i4,  865. 

arc  de  triomphe  ,13,67,  699 , 745. 

avenue  de  Saint-Maur,  699 , 746. 

boues  des  rues  (Enlèvement  des) , 

220,  637. 

bureau  des  dessinateurs,  974. 

■ carrière  du  faubourg  Saint-Jacques, 

5g5. 

chapitre  de  Saint-Benoît,  347, 

483, 854. 

démolition  de  maison  en  ruine,  1 1 80. 

(Département de),  968,  1021, 1077, 

1187. 

église  de  Notre-Dame  (Maître  autel 

de  1’),  474,  476,  476,  479,  482, 
485, 488,  6i3,  6i4, 6i5,  617,  622, 
623,  687,  729,  731,  733,  736,  737, 
848,  855,  967,  960,  1069,  1071, 
1078,  1179,  1181,  n83,  1188. 

9° 
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Paris:  enceinte  de  1662  (Nouvelle),  699, 

746. 

faubourg  Saint- Antoine  (Arc  de 

triomphe  du),  i3,  67. 

faubourg  Saint-Antoine  (Manufac- 
ture de  glaces  du),  168,  45o,  477, 
5g3 , 83o , 93g. 

fontaine  de  Saint-Ovide,  43. 

hôtel  de  Longueville,  io46. 

magasin  de  Saiut-Nicaise , 34 1. 

magasins  des  bâtiments  du  Roi, 

34i,  965,  966,  967,  968,  1069, 
1075,  na4,  n3o,  n4g,  1161, 
1189,  ia35. 

— — maisons  acquises  pour  loger  les 
officiers  de  la  Petite  Ecurie,  11 43, 
1197. 

marais,  644,  763. 

marmite  des  pauvres  de  Saint- 

Paul,  73. 

Minimes  de  la  place  Royale,  73, 

1080. 

Minimes  de  Nigeon,  1191. 

nivellement  des  rues  adjacentes 

du  Louvre  et  des  Tuileries , 967. 

paroisse  Saint-Paul  (Pauvres  hon- 
teux de  la),  73. 

paroisse  Saint-Roch,  5i,  191,  34o, 

483,  621,  737,  967,  1076,  1188. 

paroisse  Saint -Sulpico,  483, 622  , 

855,  967,  1075. 

place  de  Louis-le-Grand , 736. 

place  Vendôme,  43, 73. 

pompe  du  Pont-Neuf,  46,  îaa, 

147, 186,  190,  208, 267,  335,  338, 
4 1 6 , 476, 55o,  616,  680, 732. 

port  de  la  Conférence,  829,  97g. 

port  Saint-Nicolas,  737,  820,  855. 

port  Saint -Paul,  79,  5oi,  754, 

1201. 

porte  de  la  Conférence,  347,  974, 

H95. 

ports,  483,  644. 

religieuses  anglaises  du  faubourg 

Saint-Antoine,  73. 

religieuses  de  VAve-Maria,  73. 

rue  Champfleury,  1180. 

rue  d’Enfer,  279  , 425 , 562 , 690 , 

8o4,  919,  1027, 1 1 3a , ia43. 

rueGreneta,  34i. 

rue  des  Orties,  1070 , 1182  , 1 186. 

rue  des  Poulies,  848. 

rue  Saint-Vincent,  5o. 

rue  Sainte-Anne,  i35. 


Paris:  rue  de  Vaugirard , 279,  56a,  690, 
8o4,  919,  1027,  1 i3a , 1243. 

rue  Vivien,  139,  202,  287,  348, 

43i,  492,  571,  63o,  697,  744,  811, 
862,  926,  975,  1037,  io84,  ii4i, 
1196. 

transport  d’arbres  à fleurs  à Fon- 
tainebleau, 5oi. 

transport  de  bateaux  de  terreau  à 

Marly,  643. 

transport  de  caisses  de  marbre  de 

Rouen , 34o. 

transport  de  cuirs  de  Sedan, 

628. 

transport  de  fers  à la  machine  de 

Marly,  25 1. 

transport  de  giohes  à Marly,  g58 , 

968. 

transport  de  recoupe  aux  Mouli- 

neaux, 1188 , 1228. 

transport  de  statues  à Marly,  847. 

transport  des  tableaux  du  Roi  de 

Meudon  et  do  Versailles,  544. 

voyages  du  sieur  Heaulieu  à Sa- 

gonne, 124o. 

(Voyage  à),  169. 

Pakisot  (Louis),  portier  de  l’hôtel  des 
inspecteurs,  918,  1028. 

entrepreneur  de  maçonnerie , 

io53. 

ingénieur  préposé  aux  travaux  de 

la  rivière  d’Eure,  38,  121,  177,  178, 
200,  265. 

inspecteur  à Trappes  et  à Saclay, 

268, 321,  322,  346,  4i5 , 46o,  490, 
55o , 629 , 682  , 796 , 8ôo , 909,  973 , 
1019,  1082,  1125,  1193,  1234. 

Parmentier  (François), garde  morte-paye 
du  château  du  Louvre,  i3o,  278, 
422,  562,  689,  8o3,  918,  io3o, 
n35,  1246. 

Parquet  (Mise  en  couleur  de),  5i,  108, 
112,  192,  2 54,  257,  328,  34o,  398, 
467,  5o4,  602,  667,  758,  783,  874, 
898,  1008,  1076,  lll5,  1224. 

(Pose  et  travaux  de),  755,  781, 

1006,  1200. 

de  chêne  (Vieux),  g83. 

Parquets  (Restauration  de),  961. 

Parrocel,  p. , 733  ; sa  veuve , 1 1 83. 

Pasquier  (Denis),  jard.,  1091. 

marbrier,  1025,  1239. 

Passage  du  Rhin  (Le) , tenture  peinte  sur 
moire  de  soie , 5a. 


Passage  (Droits  de),  261,  392,  5a8, 
io5g. 

Passedroit  (Nicolas),  ter.,  3g5. 

Pastel  (Peinture  en),  618,  619,  85 1 , 
1237. 

Patenostre  (La  veuve  de  Pierre),  con- 
cierge du  chenil  de  Saint-Germain , 
i3i,  280,  4a3,  563, 768,  874,  986, 
1093. 

Patenôtre , écrivain , 422. 

Patriarches,  statues  en  pierre,  g55. 
Pattes  (Fourniture  de),  34,  173,  317, 
^57>  599,  600,  716,  717,  836, 
g44. 

Pâtures  (Fermage  de),  22,  160,  702. 

occupées  par  les  avenues  de  Saint- 

Germain  et  la  garenne  du  Vésinet, 
700,  747,  749,  816. 

Paulï  (Jean),  maç.,  106,  532,  664, 
779,  8g3,  ioo5. 

Pauvres  honteux  ( Distribution  d’aumônes 
aux),  73. 

Pavé  ( Gros) , 58o. 

(Petit),  58a,  821,  881,  io42. 

à chaux  et  sable,  891. 

à ciment,  216,  24o,  891. 

à compartiments  de  marbre,  3oi. 

blanc  et  noir,  679. 

de  caillou,  35. 

de  grès  ( Ouvrages  de  ) , 2 , 29  , 38 , 

47,^9,  60,  82,  90,  94,  108,  111, 
1 4 4 , i52,  167,  2o5 , 211,  212,  2 1 4 , 
227,  24o,  254,  257,261,274,  298, 
299,  312,  3i3 , 319, 36i,  363, 371, 
384,  3go,  397,  4oi,  4o2,  4o6, 4ig, 
45o,  45g,  477,  5o3,  5i5,  53o,  534, 
538,  544,  5g3,  601,  617,  63g,  65o, 
65i,  663,  668,  670,  675,  686,  701, 
702,  710,  718,  732, 755,  766,  777, 
783,  785,  787,  791,  794,  800,  820, 
83o , 838,  84g,  881,  901,  go5, 93g, 
946,  947,  961,  g84 , 993,  1008, 
1011, ioi4, io35, io5o,  1057,  io58, 
1070, 1091,  1100, 1109,  in4, 1116, 
1120,  1139,1152,1167,1177,1182, 

1211,  1226,  1230,  125o. 

de  marbre,  21,  4g,  5i,  3oi,  48 1, 

728 , 729 , 736 , 846 , 85o , 854 , g56, 
IO75,  H77,  H78,  1223. 

de  marbre  noir,  482. 

de  pierre  dure  de  Nanterre,  247, 

887. 

— — de  pierre  sèche,  10,  64. 

de  pierre  de  Caen  noire,  1223. 


Pavé  de  pierre  de  liais  blanche,  iaa3. 

fendu  en  trois,  44o,  703. 

vieux  (Gros),  2o5, 3o3,  44o. 

Pavillon,  p. , 618,  733. 

Païart  ( Urbain  ),  men. , i85. 

machiniste  de  l’Opéra,  16 4. 

Paysages  en  peinture.  708,  800,  io35. 
Péage  (Droits  de),  a5i,  io5g. 

Peau  de  veau  ( Panneaux  de  cuir  de  bœuf 
doublés  de),  387. 

Pêche  des  étangs  et  réservoirs , 46o,  678, 
821,  g3a , ioo4. 

de  la  rivière  d’Eure  (Location  de 

la), 18,  22, 160,  437,  575, 701,  819, 
g3o,  io4i,  1147. 

Pecq  (Habitants  du),  289,  35o,  372. 

(Pont  du) , 5a8  ,816. 

Peignon  (Antoine),  maç.,  192. 

Peintre  ( Gratification  à une  artiste  ) pour 
son  mérite,  687,  801,  910,  1021, 
1023. 

Peintres  (Elèves),  125,  267,  4n,  48g, 
553, 626,  680,  741,  910,  911,  1018, 
1021,  1081,  1123,  1127, 1192. 
Peinture  (Exposition  de),  au  Louvre, 
478 , 1189. 

(Impressions  de),  162,  187,  211, 

24o,  253,  336,  384,  38g,  401,478, 
5i6,  617,  65i,  667,  727,  766,  g55, 
gg4, 1071. 

(Travaux  de  grosse),  28,  35,  94, 

107, 117,  i53,  166,  174,  213, ai4, 
a4o , 246 , 262 , 3i8 , 35 1,  35a  , 384 , 
385,  38g,  447,  458, 477,  5o3,  5i6, 
534,  538,  544,  590,  601,  618, 63g, 
65i,  670,  676,  708,  718,  727,  733, 
766,  782,  786,  791,  837,  837,  85t, 
873, 882,  901,  go5,  926,  938,  g45, 
963,  g84,  gg3,  1007,  ioi4,  io34, 
io48, 1057, 1066,  1100, 1120,  n56, 
1166,  n83,  1 2o4 , 1212,  1223, 
1226,  1230,  1250. 

à huile,  i5a , 211,  24o,4oi,  5i6, 

65 1,  766 , 85o , 881,  88a , gg4, 1100, 
1212. 

couleur  de  bronze,  a4i,  385 , 5i6 , 

601,  676,  768,  827,  88a,  g38,  g4g, 
gg4,  io48,  1061,1166,1170,1212, 
12l5. 

de  blanc  à détrempe,  661,  g84, 

io48. 

de  blanc  à huile,  65i,  1101. 

de  marqueterie,  1176. 

de  perspectives,  24 1. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Peinture  en  détrempe,  i5a,  211,  24o, 
4oi,  5i6 , 65i. 

— en  marbre,  24i,  336,  384,  617, 
667,  733,  766,  85o , gg4,  1212. 

en  miniature,  U'j,  187,  335, 477, 

617,  733 , 961. 

eu  pastel,  618,  619,  85i,  1237. 

en  vert,  1212. 

en  vert  et  chiffres  d’or,  4o6. 

sur  moire  de  soie,  5a. 

sur  verre,  47,  187,  727,  845, 

846,  905,  g55,  ioi5 , 1066,  1176. 
Peintures  ( Conservation  de),  1188. 

(Nettoyage  de),  447,  5g5,  691, 

712, 827,  920, 938,  1028,  1244. 

— — à fresque,  845,  954,  1175. 

de  fleurs,  436,  4g6,  5i5,  617, 

739,  85o , 962. 

Pélican  pour  la  Ménagerie , 573 , 867. 
Pellerin  ( Mathurin  ) , marchand  de  bois , 
990, 1102,  12 1 5. 

trompette  des  gens  d’armes  de  la 

garde  du  Roi,  12  , 66. 

Pelles  (Fourniture  de),  84,  94,  a4i, 
373,  385,  519,  627,  64o,  756,  873  , 
1092 , iao5. 

Pelletier  (Bernard),  marchand,  65a  , 
653,  768,  883. 

(Jean),  carrier,  a4,  107. 

Pendule  pour  l’Académie  d’architecture , 
85g. 

Pendules  des  bâtiments , i35, 271,  43o, 
484,  53g, 569,  696,  810,  859,  ga4, 
io33,  ia4<). 

Pennel  (Jean ) , curé  de  la  paroisse  Notre- 
Dame  deChatou,  i54,  212. 

Pension  à un  ancien  appareilleur  des 
Bâtiments,  1021,  1126,  ia35. 

. . — à Dominique  Cücci,  436,  4g6, 
633,746,  817,  866, 929,979,  103g, 
1086,  1137. 

à un  intendant  desBâtiments  chargé 

de  vérifier  les  toisés,  gi5,  917,  n3i, 
124a. 

à un  ex-intendant  des  Bâtiments , 

dénué  de  ressources,  698,  745, 8 13, 
864,  928,  976,  io3g,  1086,  n43, 

1197' 

à la  veuve  d’un  inspecteur  des  Bâ- 
timents, 287,  349,  43a,  492,572, 
63i,  698, 745,812,  862,  937,1038, 
io85,  ii4a,  1197. 

■■  à la  veuve  d’un  jardinier,  797, 976, 
io85. 
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Pension  à la  veuve  d’un  trésorier  général 
des  Bâtiments,  193,  436,496,674, 
63a , 699 , 746 , 866 , 929 , 979,  io3g , 
1086,  n45,  1199. 

à un  ancien  portier  des  Tuileries , 

ioa5 , 1 i3o  , ia4o. 

Pensions  aux  tapissiers  des  Gobelins 
inoccupés,  5a,  196,  197*  343,  36o, 
496,  969 1 97°- 

des  élèves  de  l’Académie  do  pein- 
ture et  sculpture , 5 , i55 , 199 , 345 , 
48g,  627,  740,  741,  85g,  910,  911, 
1018 , 1021,  na3 , 1127. 

Pépin,  médaille  en  pierre,  610,  727, 
1067. 

Pépinière  de  buis,  a 2 4. 

de  charmille,  75,  77,  99,  219, 

221,  a34,  a35, 366,  497,  498,  4gg, 
635, 636,  637,  647,  750, 751, 752, 

869,  871,  980,  981,  1087,  1088, 
1200,  1201. 

de  châtaigniers,  763,  870,  871, 

980 , 982 , 1087,  1201. 

— — de  glands,  635,  638,  751,  7^3, 

870,  982. 

d’ifs  ,a34. 

de  merisiers,  4g8,  636,  760. 

pour  la  culture  des  fleurs  rares  à 

Marly,  5 19,  5aa,  642,  656,  770, 
886,  997,  no5,  1215. 

de  Toulon , 57,  79 , 201,  438 , 4ga, 

58a , 63o , 703  , 744 , 820 , 862  , g3a, 
934 , 972 , io4i, io84. 

Pépinières , 74-79 , 128  , 218-223 , 270 , 
3a4,  366,  367,  368,  497,  4g8,  4gg, 
5oo , 5oi,  629  , 635 , 636 , 638 , 648, 
686,  687,  761,  752,  754, 796, 803, 
gi4,  980,  981,  1022,  1034,  1201, 
1203,  123g.  — Voy.  Marly,  Roule, 
Saint-Antoine,  Trianon,  Versailles. 

de  bois  blancs,  76,  77,  221. 

de  marronniers  d’Inde,  74,  78, 

368,  7-53. 

d’ormes,  76,  77,  87,  99,  219, 

221,  368,  369, 5oo , 635, 636,  638, 
743,750,  870,  980,  1088, 1201. 

d’ormes  de  Flandre,  80,  aa4, 

576. 

Percheron  (Jean),  taillandier,  653. 
Perches  de  bois  de  chêne  ,76,512,  g34. 

de  châtaigniers,  24,  89,  91,  97» 

162,  219,  3o6, 3i6 , 3gi,  4o4,  4og, 
54 1 , 664,  879,  983,  990,  io53 , 
1094,  1102,  1202,  1215. 


90. 
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Perches  de  saules , 669. 

pour  aubes  de  roues,  889,  1108. 

pour  soutenir  et  redresser  les 

arbres,  324,  236,  337,  243,  366, 
36g  , 4o4 , 409 , 523 , 54g , 646 , 647, 
656,  671,  756,  767,  759,  763,  771, 
83s  , 876 , 879,  io44. 

pour  treillages,  337,  338,  s3i, 

23s,  359, 3o6,  3i6,  379,  38o,  38i, 
44s,  509,  703,  788,  990,  1103, 
n53. 

Perches  vivantes  mises  dans  l’un  des 
bassins  de  Marly,  884. 

Perdreaux,  voit.,  1201. 

Perdrix  rouge  pour  la  ménagerie,  867. 
Perdrix  (Blé  pour  la  nourriture  des), 
109,  355,  397, 534,  667,  784, 899, 
t 1009,  1 1 15  , 1234. 
mi mises  dans  les  parquets  de  Fon- 

tainebleau, 109. 

Pères  de  l’Eglise,  statues  en  pierre,  33o, 
471,  611,  727,  g55. 

Pergot  (Silvain),  maç. , 100,  246,  524, 

, 657,  772, 887,  999,  1107,  1217. 
PÉRON  ou  PÉROU,  concierge  de  l’Académie 
de  peinture,  128,  275,  4 18, 420. 
Peros  , p. , io48. 

Perrault,  greffier  des  Bâtiments,  126, 
268 , 4i4,  4 1 9 , 55i. 

contrôleur  à Trappes  et  à Saclay, 

55i,  720. 

jeune  (André),  expert  des  Bâti- 
ments, 45s,  4 60 , 483,  621,  549, 
610,  683 , 720. 

maç.,  i46,  207,  6o4. 

toiseur,  159;  ses  héritiers,  683. 

Perray  (Aqueduc  du),  294,  355,  435. 
4g5 , 6o5. 

(Avenues  et  rigoles  du),  32,  38, 

179 » 266,  327,  435, 495, 6o5 , 629, 
702,723,820,840,  869,948,1127, 
n63,  1237. 

chaussée  de  l’étang,  597. 

(Département du),  720, 721, 820, 

1168. 

(Étang  du),  4,  60,  3i6,  435, 

455,460,495, 678, 629,932,  1162, 
n63. 

grande  ferme,  973,  1083. 

logement  de  garde  et  inspecteur, 

57,  200,  347,  491,  629,  869,  973, 
975 , 1082  , ng3,  11  g5. 

(Maison  de  la  Croix  Blanche  au), 
37,  174. 


Perray  ( Maison  du  village  inondées  par 
l’étang  du) , 4 , 60. 

( Pavillon  de  l’étang  du) , 71 8 , 9 1 2. 

(Plaine  du),  38,  179,  463,  6o5. 

(Seigneurie  du),  435,  4g6. 

Perrié,  charp. , 317. 

Perrier  (La  veuve),  prop. , 4g  1,  628, 
743,  977,  1195. 

Perron  (Martin),  voit.,  337,  362,  382, 
611. 

Perrot,  inspecteur  à Trianon,  125,  128, 
269,  274,412, 4ig,  553, 55g,  682, 
796,  909,  1019,  1125,  1236. 

Person  (Nicolas),  vitr.,  201,  348. 

p.,  555,  675,  684.  — Voy.  Poer- 

son. 

Perspectives  (Peintures  et  tableaux  de), 
24l. 

Peruchot  (Jean) , 243. 

Pery,  voit.,  442. 

Pesage  de  figures  de  bronze,  855. 

Pesne  , élève  de  l’Académie  de  peinture, 
74i,  911. 

Petit  (Cosme),  portier  de  la  cour  du 
Cheval  blanc,  à Fontainebleau,  132, 
281, 426,  565,  691,  806,  921, 1029, 

1 1 34 , 1245. 

(François),  men.,  io84. 

jeune  (Henri),  banquier,  ig4. 

(Thomas),  épicier  à Maintenon, 

679- 

(Thomas),  p.,  477,  5i6,  617, 

727,  733,  85i,  955,  962,  1066, 
1071,  118.3. 

charp.,  586. 

contrôleur  à Fontainebleau,  9,64, 

147,  207,  292,  353,  436,  4g6;  ses 
héritiers,  674,  632. 

directeur  du  balancier  employé 

aux  médailles , 199. 

doreur,  47,  187,  336,  437,  708, 

791,  826 , go5 , ioi4. 

employé  aux  travaux  de  la  rivière , 

d’Eure,  4 10. 

ser.,  764,  880,960,  992,  1098, 

1210. 

ter. , 532. 

Petit-Maire,  prop.,  299. 

Petitpas  (Gabriel),  carrier,  421. 

Pètre  , portier  du  Luxembourg , 690, 8o3, 
919, 1027,  ii32,  1243. 

Petus  et  Aria,  groupe  de  bronze,  48, 
188,  190,  338. 

Pezart,  marchand,  678,  968. 


ROI. 

Pezart  fils  ( Philippe  ) , marchand , 1 1 1 5 , 
1122. 

Pharaon  (Poules  de),  n45,  1199. 

(Rats  de),  573. 

Phelypeaux  (M.  de),  17.  — Voy.  Pont- 
chartrain. 

Philbert,  men. , 1069. 

Philippe,  men.,  444,  587. 

Philippe  Auguste , méd. , 612,  728. 
Philippes  , inspecteur  des  ouvriers  de  la 
pépinière  du  Roule,  124,  128,  270, 
374,  277,  4l2. 

Piat  (Jean),  fontainier,  4og. 

Picard,  ter.,  161,  499,  636. 

Picault  de  Dernault  (Charles),  garde  do 
la  basse-cour  du  Cheval  blanc , à Fon- 
tainebleau, 1 32 , 282, 427, 567,  693, 
807,  921,  io3o , 1 135 , 1246. 

Picéas,  arbres,  8o\  221,  222,  366,426, 
463,499,  54o,  562, 692,  1208. 
Piclieloup  (Clos  de),  5 12. 

Pichon  (François),  ser.,  896. 

(Joseph),  chapelain  de  la  Savon- 
nerie , 53 , 197,  344 , 485 , 970. 

marchand,  884. 

Pichot  ou  Picheaut  (Jean  et  Louis) , cou- 
vreurs de  chaume,  i63,  3o8,  317, 
586,  598,  705, 715,  824  , 835,943, 
io45 , io55. 

(Robert),  couvreur  de  chaume, 

25. 

Picolier  (Pierre),  charp.,  102,  778, 
1240. 

Picon  , trésorier  du  cardinal  de  Mazahin, 
701. 

Picpus  (Avenue  de),  299,  36o,  433, 
493 , 699,  745 , 855. 

Picquart  (François),  prop.,  1144,1199. 
Pics  (Fourniture  de),  169,  3g5. 
Piédestaux  de  marbre,  5o,  i84,  188, 
217,  299, 3o5 , 48i,  620,  853,  854, 
966,  io5o,  1073,  n84,  1186,  1213. 

de  pierre,  1160. 

de  statues  ou  de  vases,  23,  333, 

336,  338,  33g,  34o , 353,  478,48i, 
5i7,  620,  767,  772,  966,  994,  995, 
io5o,  1160,  n84. 

Pieds  de  globes  de  bronze  , 965  , 1068, 
1074,  1181,  1 185 , 1186. 

de  pendule,  484,  735,  853. 

de  table  de  marbre,  337,  48i, 

734,  g64,  n58. 

de  table  dorés,  io36,  n4i. 

de  vase  de  marbre,  1073. 


Pierre  ( Gabriel ) , ter.,  25g,  4o3,  54i, 
549,  902 , 1228. 

(Mathieu) , ter. , 671,902,  1228. 

Pierre  (Paroisse  de),  634. 

(Village  de),  i45,  207. 

Pierre  (Bancs  de),  48i,  65i,  754. 

(Bassins  de),  193,  382. 

(Blocs  de),  390. 

(Bornes  de),  374,  38o. 

(Carreaux  de),  25i,  3i2. 

(Chambranles  de),  783,  784. 

(Chapiteaux  de),  5i8,  828,  9^9  > 

1007,  io4g,  1157,  n58. 

(Coquilles  de),  1101. 

(Corbeilles  de),  617. 

(Croix  de),  1101. 

(Pied  de  cadran  de),  523. 

(Table  de) , 48 1 . 

(Tètes  de),  652. 

(Vases  de) , 517,  652. 

dure  ( Bancs  de),  517. 

dure  (Bornes  de),  887. 

dure  (Consoles  de),  io48. 

dure  (Echantillons  de) , 686. 

dure  ( Fourniture  et  sculpture  de  ) , 

19,  101,  5o5 , 517,  657,  658,  876. 

dure  (Pavé  de),  887. 

dure  de  Nanterre,  247. 

dure  de  Normandie,  686. 

d’Arcueil  ,2,5g. 

de  Caen  noire  (Pavé  de),  1223. 

de  Gros-Bouvre,  37,  96,  362, 

379 , 386 , 417,  421,  523. 

do  la  Chaussée , 764,  78G. 

de  liais,  45i,  584,  5g5,  995. 

de  liais  blanche  (Pavé  de),  1123. 

de  molière  ou  meulière,  86,  96, 

101,  102, 362,  379, 386,  389,  5o5 , 
5og,  700,  1000. 

de  meulière  de  Chevreuse,  648. 

de  Montesson,  523,  754. 

de  Saint-Cloud , 875. 

de  Saint-Leu,  3,  5g,  117,  363, 

ioo5. 

de  taille  (Fourniture  et  transport 

de),  18,  121,  38o,  3gi,  45i,  5 1 8 , 
602,  657,  658,  700,  787,  1218. 

de  taille  (Incrustations  de)  , 

987- 

de  Tonnerre,  n5i,  1160,  124i. 

de  vergelée,  658. 

sèche  (Pavé  à),  10,  64. 

sèche  (Pierrésde),  376,  379. 

tendre  (Fourniture  de),  19,  657. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Pierrée  de  décharge  des  fontaines  des 
Tuileries,  43. 

Pierrées  deChaviile,  112 , 671,788 , 902. 

de  Marly,  85,  90,  376,  379,  5o5, 

8g3,  1207. 

de  Meudou , 25g , 4o3,54o,902, 

1122. 

de  Trianon,  177. 

de  Versailles,  33,  177,  3i5,  321, 

327,  456,  462, 598,  6o5,  716,  721, 
835,  84o,  g48,  n65,  1169. 

de  Vincennes,  61 3. 

pour  la  machine  de  la  rivière  de 

Seine,  101,  io4 , io5 , 3go,  391, 773 , 
774. 

Pierres  d’échantillon  des  carrières,  298 , 
35g , 629. 

fines  ( Sciage  et  polissage  de),  53, 

197,  344, 487. 

percées  de  marbre,  I2i3. 

Pieux  (Arrachement  de),  82. 

(Fourniture  de),  102,  i63,  248. 

battus,  4oo. 

de  bois  de  chevron , 443. 

de  chêne,  i63. 

de  démolition,  247. 

Pigal  (Jean) , men. , 649 , 764. 

Pigalle  (Philippe -Claude),  corroyeur, 
io3. 

Pigoreau  , directeur  des  travaux  de  la 
rivière  d’Eure,  54g,  55o,  575,  679, 
701, 796 , 819,907,  930, 1017, io4i, 
1122  , ll47,  1232. 

Pilard  (Michel),  ter.,  5a5. 

Pilastres  de  l’arc  de  triomphe  de  Paris , 
i3. 

de  l’église  des  Invalides,  471, 472. 

de  bronze,  48o. 

de  fer,  1 63 , 1 65. 

Pillemay  ( Barthélemy  ) , portier  du  parc 
de  Chaville,  1037. 

Pillot  (François),  contreposeur,  917, 
n3o. 

Piltet  (Jean),  jard. , qkq. 

Pinault,  garde  de  la  Prévôté  de  l’Hôtel , 
106. 

Pincette  à feu  brisée  (Fourniture  de) , 627. 
Pinçon,  maç.,  io52,  1161. 

Pineau  , sc. , 8 , 63 , g5. 

Pinel  (Clément),  voit.,  2 36. 

Pinet  (Silvain),  compagnon  fontainier, 
4t,  181,  325,  464,  606, 723,  842  , 
95o,  1062,  1170. 

Pinguet  (Louis),  men.,  8g4. 
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Pintades  pour  la  Ménagerie  ,1145,1199. 
Pioches  (Fourniture  de) , 168 , 396 , 53 1, 
646,653,664. 

Pion  , chargé  de  la  nourriture  des  carpes 
et  des  cygnes  à Fontainebleau , 70 , 
i33 , 216 , 280 , 424 , 425 , 496 . 565  , 
632 ,691,  746 , 806 , 865  , 920 , 977, 
1029,  1086,  n34,  1198,  1245. 

Piot  (Louis),  ser. , i38,  286. 

fermier,  635. 

Pipault,  maç. , 468  , 609. 

Piquets  ( Fourniture  de  ) , 664. 

Pisieux  (Le  sr de ) , seigneur  de  Carrières 
sous-Bois,  298 , 35g. 

Pistons  de  pompes,  102,  io3,24g,  261, 
392,  393,  527,  528,  662,  775,  889, 
1001,  1002,  1108,  1109, 1219. 

Pitan  (Jean),  orfèvre  joaillier,  3o6. 

Pitre  (Pierre  Le  Clerc,  dit),  ter.,  1 4 , 
67,  90,  n3,  i52,  211,  216,  258, 
324, 374, 464,  5o6, 678, 606,  643, 
701,  719,  760,  821,  83 1 , 84 1 , 876, 
g3 1,934, 947, 988,  io44, 1054,1208. 
Pitron,  entrepreneur  de  maçonnerie,  43. 
Pivots  des  croix  horizontales  sur  la  ri- 
vière, 776  ,892. 

Placets,  1235. 

Plafonds  en  peinture,  5i5. 

Plan  de  la  chapelle  de  Versailles  tracé 
sur  des  planches,  5g5. 

du  Louvre  et  des  Tuileries,  966. 

en  relief  de  Marly,  738. 

général  de  Marly,  gravé  par  Audran 

et  Tariueu,  62.3. 

Planche  gravée,  placée  sous  l’autel  de 
l’église  de  Notre-Dame , 485. 

Planches  de  bateaux,  25,  26,  79,  120, 
309,  3i6,  4og,  444,  455,  548,  587, 
5g8 , 660 , 672 , 706 , 716 , 775 , 835 , 
889,  907,  936,  943,  1001,  1016, 
io46 , io55 , 1089, 1108,1122,1165.* 

de  cuivre  (Nettoyage  de),  720. 

des  fontaines  du  Labyrinthe,  à 

Versailles,  690. 

de  sapin  et  de  chêne  (Fourniture 

et  sciage  de),  81,  i63,  177,  248, 
321,  366 , 456 , 468 , 629  , 660 ,716, 
743,  778,  82-3,  907,  936,  g43 , 
1139,  n54,  n64,  n65,  1218. 

de  sapin  employées  pour  le  tracé 

d’un  plan , 5g5. 

gravées,  49 , ig4 , 34o , 34i,  485 , 

pour  tendre  les  tapisseries  de  la 

Fête-Dieu,  5 1 , 226.  . 
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Plans  des  appartements  du  château  de 
Fontainebleau,  667. 

de  Chaville,  12a. 

du  Luxembourg,  122. 

(Lever  et  dessins  de)  des  Mai- 
sons royales,  ia5,  127,  273,  276, 
417,  4i8, 557,  855,  856, 968. 

de  Marly,  557. 

de  places  à Lyon  (Levé  de), 

1022. 

et  dessins  de  Fontainebleau,  4i8, 

667,  1076. 

—  et  élévations  de  l’église  des  Inva- 

lides ,846. 

Plantes  annuelles,  619. 

— peintes  et  dessinées  en  miniature , 
47,  187,  335,  477,  617,  732,  85o, 
961,  1071,  n43,  1182,  1197. 

rares  ( Culture  et  recherche  de  ) , 

54,  198,  344,  6a5,  740,  858. 

rares  ( Petit  garçon  instruit  à la 
connaissance  des),  54,  198,  344, 
97 

vivaces,  74,  78,  80,  218,  224, 

a33,  365,  367,  497,  5oo,  635,  638, 
750 ,751,  753 , 868 , 870 , 980 , 1087, 
1089,  1200. 

Plants  d’arbres  des  avenues , 74-80 , 83 , 
86,  87,  128,  129,  i35,  i4o,  i4i, 
202, 220,  221,  222,  223,  aa4,  229, 
235-237,  a5a,  268,  270,  274,  279, 
281,  287,  288,  298, 34g,  358, 359, 
366,  367,  368,  375,  376,  377,  38o , 
38 1,  38 Q,  4ia,  4i4,  4ao,  4a3,  433, 
493 , 5oo , 6o3 , 55a , 56a , 566 , 572, 
696,  63o , 635, 637,  645,  646,  647, 
665,  680,  686,  687,  690,  692,  697, 
698  , 745 , 752  , 766 , 760 , 761 , 762 , 
763,  796,  800,  802,  8o3,  8o4,  811, 
812,  862,  870,  885, 909,  914 , 927, 
976,  982,  996,  1019,  1022,  1024, 
1027,  1029,  io38,  io85,  1089,  no4, 
1118,1125,1126,1132,  1142,1196, 
1201, 1202, 1208 , 1209,  121 4, 1228, 
1233,1236,123g,  1242,1243. 

Plaques  de  fonte  de  fer,  83 1. 

Plâtre  (Corniches  de),  167,  175. 

(Fourniture  de),  102,  üh'j,  3g  1 , 

5a6,  536,  772,  774,  888,  1001, 
1107,  1218. 

(Moulage  de  creux  et  bas-reliefs 

en),  5o,  190,  233,  735. 

(Groupes  et  statues  en),:734,  736, 

994,  1176, 1177. 


Plâtre  (Modèle  du  groupe  de  V Enlèvement 
de  Proserpine  en  ) , 5o , 190. 

(Modèles  en),  99 , 468 , 617,  65i, 

652 . 822. 

(Ouvrages  et  sculpture  de),  5a4, 

545 , 546 ,5gi,  592 , 657,  676 , 709  , 

772.792. 822,  828, 926,  999,1034, 
1107,  1167. 

(Restauration  de  figures  de),  965. 

(Vases  en),  767,  882. 

Plessis  (Aqueduc  du),  67. 

Plessis- Picquet  (Terroir  du),  748,  816. 
Plessis-Raoul,  dit  Piquet  (Le  seigneur  du), 
748,  8i5. 

Plinthes  (Modèles  de),  5g5. 

de  marbre,  96,  24i,  5g2. 

Plomb  (Bassin  de),  876. 

— — — (Cassolettes  de),  338. 

(Chéneau  de),  234. 

(Chevaux  marins  en),  189,  337. 

(Coquilles  de),  7,  62,  189,  337, 

4o5 , g65 , 1072. 

(Couvertures  de),  228,  373, 5o4, 

64i,  691,  768,  806,  874. 

( Dégraissage  de ) , 243, 53 1. 

(Enfants  en),  1073,  1074,  n84, 

1 1 85. 

(Figures  de),  708 , il 85. 

(Fontaines  de),  48,  189. 

(Fonte  de  vieux),  53i. 

(Griffons  en),  189,  337. 

(Groupes  de),  85a,  964,  g65, 

1072 , 1073 , 1074. 

(Masques  de),  7,  62,  189,  336, 

337,  34o , 407,  1072. 

(Monstres  marins  de),  188,  189, 

190 , 336  , 337,  964 , 965. 

(Nœuds  de),  a43. 

(Retailles  de),  35. 

(Rocailles  de),  i23o. 

( Rochers  de),  1074,  n84,n85. 

(Roseaux  de),  545. 

(Sculptures  en),  1072,  1073, 

1074, 1100, 1101, 1157,  11 84, 11 85. 

(Sphinx  de),  965,  1073. 

(Tambours  de) , 507. 

(Tètes  de  vents  en),  188,  189, 

190 , g64  , 965. 

( Transport  de  ) , ioo3,  ioo4. 

(Transport  et  fonte  de  vieux), 

660,  712, 765,  775, 779,  891,  1025, 
1161. 

(Tritons  de),  882,  g64,  966, 

1072. 


Plomb  (Tuyaux  de),  91,  98,  a3o,  232, 
233,  236,  238,  244,  265,  5i2, 52g, 
53g,  586,  5g3,  988,  1090,  1109, 
1110. 

(Vases  de),  7,  62,  385,  g4 1. 

coupé,  i24o. 

d’Angleterre,  ig4, 296, 34i,355. 

d’Angleterre  (Gros),  35 1,  352 , 

357. 

d’Angleterre  (Petit),  ig4,  195. 

d’Hulm,  961. 

en  tables,  g3,  24g,  1090,  1091, 

1109. 

et  étain  ( Achat  et  fourniture  de  ) , 

5o,  61,  io4,  147, i5o,  i5a, ig5,  211 , 
24o,  288,  291,  3io,  3i8 , 353,  369, 
384,  3g3 , 44o,  468,  5i5,  53i,  65o, 
663,  707,  765,  777,  891,  892,  932, 
968,  1026,  1057,  105g,  n4o,  1219. 

Plombs  renversés  par  le  vent,  837. 

(Rétablissement  de  vieux),  1166. 

Plu  (Claude),  charron,  i84,  323,  483. 

Pluies  de  1703  (Grandes),  1129. 

(Ravines  causées  par  les),  171, 

1129. 

Plumes  (Fourniture  de),  37,  178, 4i8, 
46i,  558 , 720, 800, 916,952 , 1024, 
io64, 1129,  123g. 

Pochard,  marchand,  483. 

Poêles  (Tuyaux  de  tôle  pour),  588. 

à feu  pour  orangerie,  11 15  , 1122. 

de  fonte  de  fer,  173,  261. 

Poerson  (Charles),  p. , 782,  791,  845, 
85o,  897,  gi5,  955,  ioa3,  1071, 
1081,  1126,  ng3. 

élève  peintre,  267. 

Poids  (Ajustage  de),  372,  387. 

Poil  (Chrétien),  vitr. , io56,  1166. 

Poinçons  de  médailles,  485,  626. 

Poinsart  (Julien),  carrier,  532,  665, 
780 , 8g3. 

Point  du  jour  (Le),  stat. , 188,  291, 
35 1 . 

Pointot  (Antoine),  ter.,  644,  761. 

Poiret  (Thomas)  ou  Pouret,  couv. , 33, 
172,  177,  327,  462,  6o5,  716,  721, 
835,  84o,  g43 , 948,  1060,  1 164 , 
1169. 

Poirier  (François),  jard. , 38 1,  452, 
721. 

garde  de  l’étang  du  Pré-Clos,  912 , 

1022,  1128,  1237. 

sc.,  46g,  473,  611,  6i3,  708, 

709, 728 , 734,  828,  852,  g3g,  963, 


964,  104g,  1074, 1101,  1157,  n84, 
•11 85. 

Poiriers,  868. 

Poisson  (Jean),  charp.,  i5,  69,  117. 

— — (Louis),  p. , g4,  188,  a4o,  a46, 
28»,  384,  38g,  43o,  5o3 , 616,  56g, 
63g,  651,695,755,  766,810,873, 
882,  ga4,  g84,  993,  io33,  1891, 
1100,  n38,  1 ao4 , 1212,  1249. 

( Paul-Mathieu) , maître  des  œuvres 

de  charpenterie , 137,  284,  429,  54g, 
669,  694,  809,  923,  io32,  1137, 
1248. 

(Pierre),  men.,  527,  662. 

Poisson  mort  (Vente  de),  46o. 

pêché  dans  les  étangs,  578,  821, 

932. 

— — provenant  des  châteaux  de  Chan- 
senets  et  Desmarest,  1076,  1189. 

remis  dans  les  étangs , 46o. 

— — vivant  (Transport  à Marly  de), 
884,  g53,  996,  no4,  1189. 

Poissy  (Pont  de),  81,  82,  247. 

Poix  résine  (Fourniture  de),  243 ,387, 5o4. 
Polissage  de  pierres  fines,  53,  197, 34 â, 

487. 

Pollard  ou  Paulard  ( Charles-François  ) , 
fondeur,  23,  36,  4o,  71,  161,  176, 
181,  2i3,  296,  320,  3a5,  357,  358 , 
45o , 457,  465 , 5ig , 585  , 5g3 , 600, 
607,  666, 711,  717.  723 , 83o , 842, 
892,  989,  949,  io5o,  1061,  no4, 
1159 , 1171,  1216. 

ou  Paülard  (Louis-François), fon- 
deur, 36,  79,  1 13 , i54 , 176,  25g, 
3ao,  36i,  4o4,  45o,  54a,  5g4,  672, 
711,  789,  83o,  go3 , g4o,  1012, 1057, 
1119,  1229. 

Pommeray  (Le  buisson),  43g. 

Pommerets  ( Chantier  des),  747. 

Pomone,  Terme  de  marbre  blanc,  11, 
48,  65,  1072. 

Pompes  (Corps  de),  102,  io3,  io4, 
a48  , 249 , 25 1,  3g2 , 393 , 4go,  527, 
628,  529,  53 1 , 662,  775,  776,778, 
889,  973,  1001,  1002,  ioo3,  1108, 
1109,  1218,  1219. 

aspirantes,  io5,  390. 

Ponnet  (Jacques),  dit  La  Neuville,  ma- 
nœuvre, 8o3. 

Pont  (Château  du),  861,  974,  io83, 
1195. 

PONTCHARTRAIN  (Louis  PnELYPEAUX  De), 
chancelier  de  France,  618,  621. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Pontchartrain  (Transport  d’un  groupe  de 
marbre  donné  au  chancelier  à),  621. 
Pont-de-l’ Arche  (Port  du),  45 1. 

Pontgouin , arpentages  et  cartes  des  tra- 
vaux, 801. 

maison  louée  pour  servir  de  ma- 
gasin , 200,  347. 

( Nouveau  canal  de  la  riv  ière  d’Eure 

aboutissant  à),  18,  22,  160,  437, 
575,  701,  819,  g3o, io4i,  1147. 

(Terre  de),  748,  978. 

Pontoise  (Chemin  de),  433,  4g3. 

Ponton  (Pierre),  voit.,  509,  647,  763, 
878,  989. 

Pontons  pour  les  bassins  de  Meudon, 
119, go3. 

Ponts  de  la  forêt  deCompiègne,39 , 182, 
277,  296,  327,  357,  420,  467,491, 
608 , 629,  725 , 743 , 844  , 952 , io65, 
io83 , 1174,  1195. 

et  ponceaux  sur  les  rigoles,  3i, 

526,  n63. 

Paras  (Etang  de),  46o. 

Porc-épic  pour  la  Ménagerie,  700,  747, 
867. 

Porchefontaine  (Bois  au-dessus  de),  8, 
63. 

(Étang  de),  32t. 

Porcher  (Michel),  voit.,  5i,  ig3. 
Portail,  seigneur  de  Chatou,  700,  747, 
748,  749,  978. 

Porte-crayons  (Fourniture  de),  484. 
Portefeuilles  (Fourniture  de),  46 1,  60 4, 
621,  720,  947,  962,  ioG4,  1173. 

des  Bâtiments,  1059. 

Portes  de  bois  (Vieilles),  578. 

de  fer,  26,  543,  674. 

Portières  arabesques  des  Gobelins  en 
basse  lisse,  85 1,  856. 

de  tapisserie,  478 , 486 , 617,  624, 

733 , 738 , 739 , 827,  85o , 856 , 962  , 
1078 , 1080. 

de  tapisserie  de  haute  lisse  à fonds 

d’or,  856. 

Portor  (Marbre),  167,  i5g,  584,  819, 
978, 11 46,  1147,  *i4g. 

Portrait  (Jacques),  men.  ,81,  225 ,601. 
Portrait  du  duc  de  Berry,  837. 

du  duc  de  Bourgogne,  735,  837, 

85i. 

en  pied  du  roi  d’Espagne,  par 

Rigault,  827,  85 1 , 1071. 

de  Louis  XIV  envoyé  en  Espagne 

(Grand),  832. 
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Portrait  de  Louis  XIV  par  Rigault  ( Co- 
pies du),  1071. 

r de  Louis  XIV  pour  l’Académie 

d’architecture , 675 , 733. 

Portraits  de  Louis  XIV,  194,  435,  4g5, 
827,  85i. 

. des  princes  eu  pastel,  618,  619. 
Port-Royal  (Chaussée  de  l’étang  de) , 32  , 
454 , 456 , 5g6 , 6o4 , 6o5 , 7 1 5 , 91 3 , 
943 , 1022 , 1128 , 1238. 

(Département  de),  721,  1168. 

( Etangs  du  petit) , 435 , 455 ,457, 

46o , 495 , 596 , 598 , 600,  601,  6o5  , 
943, 948,  io54,  n63. 

Portugal  ( Ambassadeur  de  ) , 5 1 . 

Potagers  pour  fournir  des  légumes  aux 
troupes  (Création  de),  634. 

Poteaux  (Fourniture  de),  82,  91,  226, 
370,  502 , 638,754,774',  778, 1001. 

indicateurs  pour  les  routes,  328. 

pour  tendre  les  tapisseries  de  la 

Fête-Dieu,  5i,  82,  226,  371,  5o2 , 
638, 754, 872, 983,  1090, 1203. 
Potin  (Antoine),  batelier,  538. 

Potin  ( Fourniture  de ) , 7,  t8,  21,  62, 
g4,  i55,  i58,  15g,  160,  3oo,  3oi, 
3o2  , 3o3,  965,  966,  968. 

Potone  (Jacques),  ter.,  834. 

(Pierre),  ter.,  32,  33,  177,  834. 

ou  Pautonnes  (Les),  ter.,  171, 

326 , 455 , 46o , 463 , 6o5 , 72 1 , 84o , 
948. 

Pots  à brûler,  1 o5 , 25o , 3g4 , 53o  ,663, 
777,  891,  1002,  1110,  1219. 

de  terre  (Fourniture  et  transport 

de),  78,  222,  254,  370,  619,  637, 
870 , 972 , 982 , 1088. 

Pottier  (Symphorien) , fermier  des  Iles 
près  de  la  machine  de  Marly,  44o , 
53i,  54 1,  702,  818, 892,  g3o,  990  , 
ioo4, io4i,  1111,  1147, 1217. 

Pottin  (Guillaume),  ter.,  2g4,  354. 
Pougeois  (Charles),  vitr. , 794,  926, 
ioi4,  io34,  1120,  n4o,  1230, 
1250. 

(Nicolas),  vitr.,  116,  261,  4o5, 

543,  674,  790,  go4. 

Pougues  (Fontaines  de),  1 38, 286,  43o, 
569,  695,  810,  924,  io33 , 1 138 , 
12Ô0. 

Pouillet  (La  veuve  Guillaume),  maç. , 
i48 , 1 58  , 170 , 208. 

Poules  de  Pharaon,  n45,  1199. 

■ pintades,  817,  866,  867,  1199. 
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Poules  sultanes,  297,  807,  073,  867. 

Poulet  ( Louis),  potier  de  terre,  972. 

Poulies,  1069. 

Poultier  ou  Poülletier  (Jean),  sc.,  33o, 
/171,  47.3 , 708 , 728 , 734 , 853 , 964 , 
^1074,  1101,  1167,  1176. 

Pousse  (Jean),  curé  de  la  paroisse  de 
Notre-Dame  de  Chatou,  i54,  212. 

Poussin,  charron,  483,  737. 

Poutres  (Démolition  de  vieilles),  3o5, 
082 , 932. 

(Fourniture  et  sciage  de),  33, 

i63,  296,  538,  577,  660. 

défectueuses  (Remplacement  de), 

781 . 

Poutrincourt  ( Le  sieur  et  la  dame  de  ) , 
prop. , 71,  217,  295 , 356 ,491,  628 , 
742,860,974,1083,1193. 

Prapeland  (Joseph),  Suisse  du  parc  de 
Marly,  653. 

Pré  occupé  par  l’aqueduc  des  eaux  bonnes 
à boire  de  Versailles , 8 1 6. 

Préault  (François),  compagnon  fontai- 
nier,  1171. 

Précipitation  des  travaux  en  1699  et 
1700, 711. 

Pré-Clos  ( Étang  du) , 32 , 266 , 317,  4 16, 
557,  597,  721,  799,  912,  1022, 
1128,  1237. 

Prelly,  voit.,  442. 

Premier  Écuyer  (Logement  de  M.  le), 
1 85. 

(Seigneurie  d’Armainvilliers  de 

M.  le),  1202. 

Prés  affermés , 2 2 , 160,  702. 

compris  dans  le  cours  deVincennes, 

699,  ?45. 

compris  dans  le  fonds  et  parc  de 

Marly,  1 3 , 288 , 433 , 493 , 672  , 63o, 
697,  745 , 748 , 749 , 811,  862 , 927, 
976,  978, 1037,  io85,  ii42. 


Quantin  (Claude),  mat.,  1026. 

Quatre  Éléments  (Les),  tap. , 969,  1080, 
1189. 

Çhiatre-Vents  (Lieu  dit  la  Croix  des ) , 6.33. 


Rabin  (Louis),  maç. , 119. 

Raby,  scieur  de  long,  256,  4oo. 


Prés  compris  dans  l’inondation  de 
l’étang  de  Boizard,  748  , 978. 

compris  dans  le  parc  de  Versailles, 

288 , 868 , 978. 

endommagés  par  la  rapidité  du 

nouveau  canal  de  la  machine  de  Marlv, 
816. 

inondés  par  suite  de  la  surélévation 

de  la  chaussée  de  l’étang  du  Val,  749, 
8i5. 

occupés  par  les  pierres  des  car- 
rières de  Carrières-sous-Bois,  298 , 
359,  629. 

occupés  par  les  routes  et  avenues 

du  parc  de  Marly,  748,  8 1 5. 

occupés  par  les  travaux  de  la  Ma- 
chine, i42,  2o3,  8i3,  863,  888. 

occupés  par  les  travaux  du  pont  et 

dans  le  fonds  de  Bue,  64,  74g. 

de  l’aqueduc  de  Maintenon , 633 , 

634, 748. 

de  Marly,  66,  34g,  4g6 , 8 1 5. 

de  l’aqueduc  de  Montboron , i52, 

211. 

occupés  par  les  travaux  de  Saclay, 

4g4. 

plantés  en  osier,  701,  818,  g3o, 

io4i , 1147. 

Présent  refusé  par  ordre  de  Louis  XIV, 
296,  357. 

Pressoir  du  domaine  de  Saint- Germain , 
1203. 

Presson ( Nicolas ) , vitr.  ,58 , io84 , 1 196. 

Presta  , sc. , 939 , 1049 , 1157. 

Prévost  (Antoine  et  Pierre) , preneurs  de 
taupes,  118,  263,  4o8,  547,  678, 
793,907,  1016,  1121,  1232. 

(Georges) , laboureur,  1147,1204. 

(Jean),  sous -secrétaire  de  l’Aca- 
démie d’architecture,  345,  1024, 
1081. 

Q 

Quentin  , ter. , 77. 

Quequet  (Marc),  fermier  de  la  grande 
ferme  du  Perray,  973,  1082. 

Qüeslin  (Louis),  maç.,  802. 

R 

Raccommodage  de  dessins,  85o. 

Rachon  (Martin),  ser. , io4,  3g3. 
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Prévost  ( Pierre ),  maç. , 246,  390. 

(L’abbé),  secrétaire  de  l’Aca- 
démie d’architecture , historiographe  de 
l’Académie  de  peinture,  972,  1192, 
1237. 

Prieur,  charron,  548,  793,  926. 

Prieuré  (François),  ter.,  23,  161. 

Printemps  ( Le  ) , portière  de  tapisserie , 
299,  35o,  624,  739,  856. 

(Le),  tab.,  478. 

Prise  de  Bouchain  (La),  estampe,  49. 

Prix  de  grandes  carpes,  885. 

Protée  et  Aristée , groupe  de  bronze  et 
de  marbre,  48,  189,  337,  48o,n85. 

Prou,  sc. , 473 , 11 84. 

Prouvais  (Nicolas),  charp. , 273,  277, 
422,  687, 774, 800,  88g. 

portier  de  la  tour  de  la  Machine , 

892  , 1023 , 1128 , 1239. 

( Pierre ),  charp. , 660,  775. 

(Pierre),  marchand  de  toile,  25 1, 

53 1 . 

Provence  ( Oignons  de  fleurs  de  ) , 218, 
364 , 497,  5o2 , 634 ,751,  980,  1087, 
1200. 

Prunay,  65g , 773. 

Puisards,  ioo-io5,  217,  246,  247, 
249,  25o,  34g,  390,  391,  395, 
462,  526-529,  662,  774,  776 ,777, 
902. 

Puits  (Travaux  et  curage  de),  85,  102, 
223 , 246 , 294 , 3i5 , 320 , 355 , 523, 
758 , 772 , 884 , 94 1 , 942. 

Puteaux  (La  veuve),  prop.,  57,  119, 
120,  263 , 4o8  , 547,  629 , 743 , 860, 
974 , 1082 , 1193. 

Putoins,  jard. , 364. 

Pyramide  des  feux  d’artifice  de  Marly, 
1106. 

Pyrénées  (Marbres  des),  289,  295,  35o, 
356 , 420 , 8 1 4 , 865 , 979. 


Quinteau  de  Richemont.  — Voy.  Guinteau. 
Quoix  (Le  sr,  et  Anne  Catherine  des), 
prop.  à Marly,  295. 


Racine  (Maximilien),  120,  265,  4 10. 
54g. 


Radigois  (La  veuve  de  François),  men. , 
34. 

Radigué  ou  Radiguet  (Jacques),  charp., 
450 , 5g8. 

Radoub  de  vaisseaux,  712. 

Rafron  (Jacques) , prop. , ng5. 

Ragon  ( Eustache) , jard.  ,118, 258 , 25g, 
204, 4o3,  407,  54o,  548,  678 , 792, 
90O,  10l6,lll8,1121,  H90,  123l. 

( François) , jard. , 1 1 3 , 117,  259  , 

264 , 4o8 , 54o , 540 , 678 , 792 , 90O, 
101O,  1 121, 123l. 

Raguin  (Nicolas),  ser. , 45,  334. 

Ramasse  (Chariot  de  la),  à Marlv,  99, 
238,  245,  383,  517,  04g,  052. 

Rambouillet  ( Voyages  à ) , 1 69. 

Rameau  (Nicolas),  valet  de  pied  du  Roi, 
433,  4p3. 

Rames  (Fourniture  de),  5g5. 

Ramonage  et  visite  de  cheminées,  3o, 
3i,  30,  5o,  84,  95,  108,  120,  1Ô8, 
175,  191,  227,  242 , 262 , 274 , 3 1 4 , 
3ig , 33g , 872 , 386 , 397,  409 , 4ig , 
45 1 , 45g,  482, 5o4,  519,  53 1 , 534, 
548 , 54g , 5g4 , O02 , 621,  64o , 654  , 
004,  711,  712,719,  73O,  757,  758, 
770  , 784 , 793 , 83i , 838 , 854 , 874 , 
885,  892,  899,  907,  g4o,  946,  96G, 
985,  99O,  ioo3, 1009,  101Ô,  1017, 
io5i, io58 , 1077, 1092 , 1103,1111, 
lllG,1122,ll59,ll67,  1 187, 1205 , 
12lG,  1220,  1224,  1281. 

Rampes  de  fer,  802 , 3 1 1 , 445 , 440 , 447, 
543 , 588 , G73 , 674 ,711,  781,  1 1 55. 

Ramsay  (Guillaume),  dit  Huile,  invalide 
employé  à Monceaux,  12O,  201,  272, 
4i6,  556,  685,  799;  ses  héritiers, 
913. 

Ramzay  ( Ogilbie) , fils  du  précédent  ,913. 

Rance  (Marbre  de),  i4o,  202. 

Raon  (Jean) , sc. , 188,  33o,  336,472, 
479  , G 1 8 , 964 , n84. 

fils,  sc.,  853. 

Râpes  (Fourniture  de),  243. 

Raphaël,  p.,  U-j,  1 44 , 206,  289,  35o, 
623 , 738,856,962,969 , 1078 , 1080, 
1189. 

Rapin  (Pierre),  ter.,  10O. 

Raqui  (Guillaume),  charp.,  582. 

Raquidk  (Jacques),  322. 

Rateau  ( Michel  ) , carrier,  1 07,  378 , 877, 
988. 

Rateau  (Pierre) , de  Bougival , voit. , 56o, 
io44 , 1 1 53. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Râteaux  (Fourniture  de),  388,  1210. 

à dents  de  fer,  9.8  , 662 , 992. 

Râteliers  et  mangeoires,  176,  838. 
Ratier  ( Jean) , jard. , 246 , 38o , 609. 
Ratigeois  (La  veuve  François),  men., 
172.  — Voy.  Radigois. 

Ratissage  d’allées,  79,  87,  280,  23i, 

876,  877,  O59,  662, 760. 

Ratissoires  (Fourniture  de),  93,  388, 

765,  1099,  1210. 

Rats  d’Egypte , 1 1 45  , 1199. 

d’Inde,  297,  357,  670 , 8G7. 

de  Pharaon,  57.8, 867. 

Rayal  (Pierre),  employé  aux  travaux  de 
la  rivière  d’Eure , 178. 

Raverdy  (Thomas) , vannier,  990,  1102. 
Ravinement  de  recoupes,  688. 

Ravines  (Comblement  de),  32,  86,  88, 

90,  n4,  171,  23o,  235,  236,  258, 
25g , 263  , 3 1 5 , 872 , 377,  878 , 379 , 
38 1 , 4o3,  4o4,  54o,  54i,  O71, 672, 
913  , iog4 , n3o. 

causées  par  les  grandes  pluies, 

1129. 

Ravoye  (de  la),  trésorier  général  de  la 
marine,  3o,  57,  201. 

Ray  (Le  s'),  correspondant  d’un  ban- 
quier de  Rome , O27. 

Rayé  (François),  voit.,  647,  648,761, 

877,  988 , 1096. 

Raynaud,  épinglier,  998. 

Rayons  de  bronze  doré,  965. 

Rebulé  ou  Rebullet  (Suzanne) , dite  Des- 
jardins, marchande  de  toile,  162, 
3g4. 

Recépages,  107. 

Receveur  général  des  finances  (Vente  de 
charge  de),  1 58. 

Rechaux  , ter. , 730. 

Recoupe  (Grosse),  37G,  987. 

emportée  par  des  ravines,  088. 

(fine),  043,  7O1,  877,  1208. 

Recoupes,  3,  5g,  80,  87,  88,  89,  23i, 
234,  235,  36i,  37G,  377,  378,  379, 
38o,  507,  5n,  523,  54o,  54 1 , 639, 
643 , 644 , 046 , 672 , 703 , 730 , 761, 
788,  847,  877,  900 , 957,  987,  988, 
989, 1012,  1096, 1118,1188,  1227, 
1228. 

de  pierre,  1 83 , 298,  359,629. 

Redeau  (Nicolas),  fermier  du Vaucheron, 

91,  237,  3o8,  382,  648. 

Regard  du  réservoir  de  Luciennes,  626, 
529 , 663. 
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Regards  d’aqueducs,  85,  102,  307,  355, 
3go , 3g 1 , 390 , 3g5 , 507,  525 ,1000. 

de  cascades,  3 1 3. 

de  l’étang  de  Roquancourt,  176. 

des  fontaines,  25,  38,  90,  i64, 

23o  , 2.33 , 236 , 24g. 

Regempied  , voit.  ,219, 036 , 762. 
Régiment  d’Alsace  (Campements  du), 
633. 

des  bombardiers  et  canonniers 

(Campements  du),  034. 

des  dragons  de  la  Reine  (Campe- 
ments du) , 034. 

de  Lyonnais  (Campements  du), 

033. 

du  Roi  (Conduite  d’eau  pour  le), 

525. 

du  Roi  (Soldats  du)  occupés  à 

Marlv,  5og , 520 , 033 , 644 , 659  , 
685,  7O0,  761,  812,  864, 876,  928, 

929- 

du  Roi  (Soldats  du)  occupés  à 

Noisy,  656 , 976 , 979  , 1 144 , 1198. 

de  Vaubecourt  (Campements  du), 

633. 

Registres  (Fourniture  de),  4oi,  621, 
g52 , 968  , 1 1 73. 

des  Bâtiments,  io5g. 

pour  les  démolitions  (Tenue  de), 

1124 , 1235. 

Règles  de  bois  pour  les  étangs  et  rigoles, 
119. 

Réglet  (Biaise),  compagnon  fontainier, 
4 1 , 181,  325,  464,  606,  723,  842, 
g5o , 1062  , 1 1 70. 

(La  veuve),  686. 

Regnard  (Louis),  jard.  de  la  maison  de 
M.  Courtin,  à Meudon  , 1232. 

sc.  — Voy.  Renard. 

Regnaud  , charp. , 36g. 

Régnault  (Sébastien),  portier  de  l’Aca- 
démie d’architecture,  56. 

I Régnault  des  Granges  ( Alexandre  - 
Simon),  prop. , 5 12. 

Regnouf  (Jacques-Louis),  paveur,  569. 

(Louis),  paveur,  29,35,  47,94, 

116,  137,  i44, i52,  167,  174,  205, 
211,  212,  2l4,2l6,  240,261,280, 
298,  299,  3o3,  312,  319,  36i,  363, 
384  , 4o6 , 43o , 44o , 45o , 45g , 477, 
5i5,  53o,  544,  58o,  582,  5g3,  601, 
617,  65o , 663 , 675 , 6g5 , 702  , 710 , 
718,  732,  766,  777,  791,  794,  810, 
820,  821,  83o , 838,  84g,  881,  891, 

91 


COMPTES  des  bâtiments.  IV. 


IMPRIMERIE  NATIONALE. 


4 


1348  COMPTES  DES  BATIMENTS  DU 


go5, 924,  920,989,  g46 , 961,  993, 
1 002 , 101 4 , 1082 , io35 , io42 , 1000, 
1087, 1070 , 1099 ,1109,1120, 1137, 
1 139, 11 52 , 1 109 , 1 167, 1 177, 1182 , 
121 1, 1220 , 1230 ,1249,1200. 

Remises  à gibier,  76,  110,  220,  225, 
206,  306, 4oo,  498,  5oo,  536,  636, 
687,  669,  750,  751,  786,  81 5,  869, 
871,  900,  980,  1010,  1087,  1117, 
1201,  1226. 

Remué  (Terres,  jardin  et  marais  au  lieu 
dit),  747. 

Remy  (Étienne),  mon.,  695. 

(Michel),  men. , 137,  284,  43o, 

444 , 456 , 568 , 587,  5g8 , 599 , 716, 
809 , 923. 

(Pierre),  men.,  34,  172,  317. 

Renard  (Pierro),  jard. , 11 4,  118,219, 
269,  263,  4o4,  407,  54i,  547,  678, 
792,  906, 925, 10 1 5 , 1121. 

inspecteur  à Meudon,  4i8. 

sc. , 329 , 469,470. 

Renaud  (Nicolas) , épinglicr,  654,  1016, 
no3,  1122,  1216. 

voit. , 989  , 1096 , 1208. 

Renaudin  ou  Regnaudin  (Thomas),  sc. , 
j 87,  284 , 429 , 568  , 694 , 809 , 923, 
1 o 3 2 , 1 1 36 , iq48. 

Renault  (François),  chandelier,  25o, 
894 , 53o , 663 , 777, 891 , ioo3 ,1110, 
1219. 

(Gaspard),  voit.,  53o. 

(Georges),  mat.,  181,  277,  326, 

466,  608,  724,  843,  95 1 , io63, 
1172. 

ou  Regnaud  (Nicolas),  épinglier, 

243,  372 , 387,  1281. 

( Philippe) , ser. , 9 , 64  , io3 , io5, 

225  , 2 4g  , 393  , 5i4  , 529  , 662. 

marchand  de  bois,  892. 

René  jard. , 750. 

Rcnnemoulin  (Faisanderies  de),  3 , ,39 , 
170,  172 , 8i5. 

(Prieur  curé  de  l’église  Saint-Ni- 
colas de) , 8 1 5 , 866. 

Rennekin.  — Voy.  Süalem. 

Renommée  (La),  portière  de  tapisserie, 
486, 624,  1078. 

Renommées  (Les),  groupes  de  Coisevox, 
522 , 734 , 847,  852  , 854 , 855 , 856 , 
886 , 963,  996 , 1022 , 1 1 83. 

Rbnot,  marbrier,  579. 

Renoc  (Jacques),  chaufournier,  597. 

Rentes  sur  les  aides  et  gabelles,  17,  22. 


Rentes  sur  l’Hôtel  de  Ville,  157,  193. 

Rentraiture  de  tapisseries,  625,  738, 
856. 

Résine  (Fourniture  de),  1092. 

Restauration  de  figures  de  plâtre,  965. 

de  sculptures  gâtées  par  le  feu  aux 

Tuileries,  1078. 

de  statues  de  bronze , 7-35 , 852. 

de  tableaux,  971. 

Retable  d’autel  de  marbre,  29. 

Retailles  de  plomb , 35. 

Retz  (Aqueducs  de) , 81,  82 , 122  , 270 , 
372 , 4i4 , 5o2 , 5o4  , 558. 

(Chaussée  de  l’étang  de),  760. 

(Fonds  de),  81,  82,  122,  270, 

372. 

(Routes  des  environs  de),  760. 

Revêtements  de  marbre,  767,  gg5 ,1102. 

Ricard  (Esme-François) , curé  de  Bougi- 
val,  2o3. 

Richard  (Gilles),  concierge  de  la  petite 
écurie  de  Saint-Germain,  i3i,  280, 
4a 4, 563. 

(Jean),  employé  aux  travaux  de 

la  rivière  d’Eure,  795. 

(Nicolas),  gardien,  34 1 . 

(Pierre),  men.,  45,  1 84 , 333, 

475,615, 730. 

ser. , 6 , 61. 

Richaut  (François),  ter.,  6i4,  907, 
H79. 

Riche,  animal  pour  la  Ménagerie,  867. 

Richomsie,  prieur  curé  de  Croissy-la-Ga- 
renne , 1 4o , 202. 

Richon  (Nicolas),  voit.,  7,  62,  .370. 

ter. , 6 1 4 . 

Ricouard  (Nicolas),  marbrier,  1147. 

Rideaux  (Fourniture  de),  947,  io35. 

Rieux  (Le  sr  de),  seigneur  du  Fargis, 
435 , 4g5. 

Rigault  (Hyacinthe),  p.  ,827,  85 1 , 1071. 

horloger,  53g. 

Rigoles,  1 3 , 1 4 , 23,  3-2,  33,  35,  38, 
66 , 67,  77, 100, 101,  io4 , io5 , 1 12 , 
n4,  129,  1 45,  1A9,  162,  171,  177, 
179,  206,  208,  221,  225,  234,  236, 
246,  25-2,  359,  260, 265,  294,  3 1 6, 
321,  326,  327,  355,  36 1,  375,  379, 
391,402,  4o3,4o4,  435,  455,  46-2, 
463 , 4g5 , 507,  5o8  , 5io , 5-24 , 535, 
536,  532, 54 1 , 542,  556,  697, 6o5, 
634,  667,  671,  672  , 685,  714 , 721, 
722,  749,  773,  774, 788,  789,  799, 
8 1 5 , 834 , 84o , 888 , 902 , 903 , 912, 
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9-42  , g48 , 1012  , io53  ,1119,  1127, 
1146,1163,1169,1 200 , 1229 , 1 267. 
Rigollet,  ter. , 367,  635 , 660 ,761, 869  , 
902,  981,  1012,  1087,  11 4g  130)  , 
1 208. 

Ringuet  (Antoine),  charron,  3o,  36, 
168,  176,  222,  3 1 3 , 3-21,  392,  4 5 1 , 

455 , 5g 4 , 6o3 , 71 1 , 719 , 817,  83o  , 
838,  940,  io5i,  io5g, 1169,  1168. 

Risse,  Suisse  de  Notre-Dame,  687. 

Rivet  (Antoine),  men.,  6,  58,  59, 
137,  284, 309, 317,  43o,  434, 444  , 

456,  475 , 4g5 , 5i3 , 542  , 568 , 570  , 
587,  5g8 , 6 1 5 , 649 , 673  , 6g5 , 696  , 
705,  764,  781,  789, 824,  835,  848, 
896;  sa  veuve,  824,  8g5,  g44. 

fils,  dessinateur,  554,  621,  681, 

720 , 798 , 869 , 855 , 909  , 914 , 967, 
1018,1023,1076,1124,1129,1188, 
1235 , 1239. 

Rivié,  voit.,  89,  648,  712. 

Rivière,  ter. , i4 , 67. 

Robelin  père,  entrepreneur,  16 , 19,  i56  , • 
3o3 , 437,  575 , 701,  819 , g3o , 1147. 
fils  ( Claude  ) , ingénieur,  1 4 8 , 209 . 

375. 

Robert  (Jacques  ou  Jean),  ter.,  35g, 
619. 

mouleur, 60,190, 736, 1073. 

sc. , mouleur,  33 1 , 472 ,612,  65 1 , 

767,  853,882, 964,965 , 1 177, 1 1 85. 
Robin  (Claude),  corroyeur,  io3,  892, 
527,661,776,889,  moi. 

Robinets  à soupapes,  5i5. 

de  conduites,  5i4 , 522 , 655 ,771. 

de  cuivre,  19,  37,  62,  g4,  i5o, 

210,  24o,  254,  338,  5ii,  65o,  676, 
766,  853,  886,  gg3,  ioi4,  1076, 

IO99,  ll86,  1311. 

Robital  (Jean  ) , carrier,  1107. 

Rocailles,  1 4 , 4o,  67,  70,96,128, 129, 

1 5 1 , 167,  180,  210, 211,  233,  242, 
398 , 3i2  , 322 , 3-24 , 359 , 362  , 363, 
383,  386, 4o5,  407,  449,  464,  5o5, 
5og , 5i2,  5 1 4 , 5i5,  5ig,  620 ,522, 
5-a5 , 545 , 6o3 , 606,  662  , 655 , 656, 
675,  676 , 677,  678 , 679 , 722 , 767, 
769,  770 , 792 , 794 , 801,  84 1 , 883  , 
884,  885 , 887,  949 , gg4 , 997, 1 061 , 
1101,  1106,  1161,  1170,  1 3 1 3 - 
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Rocailles  d’huître , 322,  620,  769. 

de  Mantvieux,  620,  76g. 

de  plomb , 1 23o. 


Hoche  de  Bayeux  pour  la  cascade  de  I 
Marly,  96,  329. 

de  bleuf,  677. 

de  Montrieux,  323,  769. 

Rochebois  (Laurons),  men.,  44 , 180, 
333,  /170,  61 5,  6/19,  736,  7.31,  781, 
848,  879,  959,  io36,  io65,  1068, 
n5o,  1181. 

Rochers  de  grès,  532. 

eu  plomb  pour  les  bassins  de  Marly, 

1074 , 1 1 84 , 1 1 85. 

à Fontainebleau  (Rasement  de), 

107,533 , 665 ,780,893,1000,1112, 
1321. 

Rochon  , pourvoyeur  du  Roi  ,885. 

Roger  (Jean),  chaufournier,  178, 697. 

(Joseph),  sc.  et  fondeur,  48,  io5, 

190; sa  veuve,  338, 735. 

(La  veuve  de  Joseph),  prop.,  190, 

335,  200,  287,  34g,  491,619,628, 
743,  853,  978,  1075,  1186. 

(Pierre),  scr. , 11,  17,  19,  26, 

65,  9.3,  108,  n5,  137,  i56,  160, 
361,  284 , 290 , 298 , 3oi,  3o3 , 3og  , 
35i,  35g,  36o,  363,  4o5,  43o,  445, 
543 , 569 , 588 , 610 , 674 , 695 , 706 , 
726 , 765 , 790 , 794 , 809  , 880 , go4  , 
923,  g36,  ioi3, io32,  io65,  1137, 
1249. 

ter. , 43. 

Rogedx,  marchand  de  bois,  1089. 

Roi  (Le)  au  passage  du  Rhin , tab., 
733,  1 1 83. 

Rolland  , paveur,  348. 

Rollinat  (Jean),  ter.,  462,  6o5,  721, 
84o, g48. 

Romain  (Jules) , p. , 389 , 35o , 623 , 7-38, 
856, 969,  1078,  1189. 

Romas,  ter. , 1 4 , 67. 

Rome  (Banquiers  de),  56,  199,  346, 
489,  627,  741,  869,  97.3. 

(Voyages  d’élèves  artistes  à),  56, 

48p,  1081. 

Roncier,  courrier,  4ig. 

Rondelles,  19. 

Roquancourt  (Aqueducs  de  ia  montagne 
ou  conduites  de),  294,  355. 

■■■■■  (Bois  de),  5.1 1. 

— (Chemin  de  la  Selle  à),  713. 

(Étang  de),  37,  i46,  176,  207, 

713 , 987,  1220. 

(Pièce  d’eau  de),  889. 

— (Plaine  de),  171. 

(Réservoir  de) , 743. 
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Roquancourt  (Terroir  de),  qki, 

Roque  (Charles) , jard. , 366. 

Roqiïelaure.  — Voy.  Fontainebleau, 
hôtel,  jardin. 

Rosaï  ou  Rozay  ( Denis  ),  garde  des  avenues 
et  rigoles,  121,  266,  4 1 6 , 557,  685, 
799,912,  91.3,  1023,  1128,  12.37. 

Rose  (Arnould),  voyer  ordinaire  en  la 
garenne  du  Louvre,  688. 

Roseaux  de  plomb,  545. 

Roses  en  sculpture,  33o , 33 1 , 472 , 47.3 , 
611,  612,  io48,  io4g,  1157,  u58. 

Rossignol  (Jacques),  maç.,  392,  353. 

(Jacques -Philippe ) , ser. , 781, 

8g5 , 1006,  1 1 1 3 , 1222. 

(La  veuve),  ser.,  107,  253,  3g6, 

533,  666. 

Rouen,  3o. 

(Achat  de  plomb  à),  i4o. 

(Archevêque  de),  i3g,  201,  286, 

348,  4 3 1 , 492,  571,  63o,  697,  qkk, 
811,  862,  926,  970,  1037,  io84, 
n4i,  1196. 

( Commissaire  de  la  marine  à ) , 6o3. 

(Cygnes  échappés  jusques  vers), 

78  , 128 , 222  , 273 , 4 1 8 . 

(Hôtel-Dieu  de), 1147. 

(Poids  de),  367. 

(Ports  de),  979,  1026. 

(Transport  de  roche  de  Bayeux  à), 

96 , 322  , 520 , 525. 

(Transport  de  caisses  et  blocs  de 

marbres  de)  à Paris,  34o,  623,  689. 

(Transport  de  plomb  d’Angleterre 

de  ) à Marly  , ig5  , 352 , 961 . 

(Transport  d’agrès  de)  à Sèvres , 1 69. 

(Transport  de  plombs  et  de  mar- 
chandises de)  pour  la  machine  de 
Marly,  628  , 53 1 , 968. 

(Visite  des  marbres  du  Roi  à), 

55g , 1026. 

Roues  debinarts,  i84,  323,  737. 

de  bronze,  994. 

garnies  de  frettes  (Fourniture de), 

97- 

Rouillier  (Joseph),  ser.,  21,  82,  93, 
1Ô2,  i56,  160,  203,226,239,  245, 
371,  383 , 43o , 5o3 , 5i4 , 529  , 569, 
63g , 649 , 662  , 673 , 696 , 755 , 765, 
776 , 790 , 810 , 872  , 880 , 890 , 924 , 
g83,  991,  1003,  io33,  îogo  ,1098, 
1 1 38  , 1203 , 1210 , 1249. 

Roule  (Bassins  de  la  pépinière  du),  79, 
235. 
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Roule  (Jardin  de  la  pépinière  du),  1201, 
1339. 

(Murs  de  terrasse  delà  pépinière 

du) , 3 3 1 . 

(Orangerie  cl  orangers  du),  46, 

5o,  186,  335,  369,  476,  616,  638, 
7.33 , 753 , 871,960 , 982 , 1069 , 1089, 
1203. 

pépinières,  75,  78,  79,  80,81, 

219,  230,  221,222,  223,  224,  230, 
270 , 274 , 365 , 366 , 367,  36g  , 370, 

4 12 , 421,  hqk , 4g8  , 499 , 5oo , Soi, 
5o3 , 552  , 634 , 635 , 636 , 637,  638, 
680 , 687,  688 , 701,  702  , 753 , 754 , 
796,  800,  869,  870,  871,  966,981, 
983  , 1020 , 1088 , 1089 , 1126,  1201, 
1202 , 1233. 

pépinière  (Gland  planté  en),  635. 

pépinière  neuve , 70. 

(Ouvriers  de  la  pépinière  du) , 79, 

223,368,  5oo,  637,  762,  870,  982, 
1089 , 1202. 

(Pompes  et  conduites  de  la  pépi- 
nière du),  368,  36g,  854. 

(Grand  puits  de  la  pépinière  du), 

223. 

Rouleaux  de  terre  préparée,  5ig. 

Roullet,  gr. , ig4,  434,  4go. 

Roulons , 176 , 838. 

Rousseau  (Nicolas),  cordier,  3 1 4 , 45 1 , 
548,  5g4. 

marbrier,  156,576. 

sc.,  33o,  469,  473,  479,  677, 

578,  611,  6i3,  618,  734,  g64. 

Roussel  ( Christophe) , voit. , ioo3 ,1111, 
1220. 

(Gilles),  habitant  de  Compiègne, 

743 , 861 , 974 , io83 , 1195. 

(Guillaume),  taillandier,  892, 

ioo4. 

(Nicolas),  couv.  en  chaume,  1 1 5, 

119, 260. 

gr. , ig4,  34 1 , 485,  626,  738, 

856,  966,  1077,  1 187. 

portier  de  l’Académie  d’architec- 
ture , 85g. 

sc. , 33o , 472. 

Rousselet,  gr. , 128. 

Rousselin,  charp. , 322, 716. 

Roussy  (Jean-Baptiste),  charron,  1076. 

Routes  (Épierrage  de),  5io,  662. 

(Jalonnement  de  nouvelles),  645. 

(Régalcment  et  bombement  de), 

229 , 2.3o  , 234 , 235 , 875 , 5o8 , 5og, 
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5io,  760,  g84,  iao5,  1207,  1227, 
1228. 

Routes  (Tonture  de) , 5i i. 

de  la  forêt  do  Compiègne , 3 9 , 

128,  182,  277,  827,  328,  4i8,  fi68, 
55g,  608,  G09,  725,  84/1,  8(5i,  917, 
g5 1, 1020 , 1060 ,1129,  1130,1173, 
1 174,  1190. 

de  la  forêt  de  Fontainebleau  ( Per- 
cement de),  107,  109,  253,  200, 
090 , 3gg , 532  , 005 , 668  , 780,  783, 


784,  802,  8g3,  8g4,  ioo5,  1112, 
1 1 55. 

Routes  de  la  forêt  de  Mari y,  86,87,  929  » 
23o , 376 , 376 , 5o6 , 507,  5o8  , 5og , 
520 , 523 , 645 , 646 , 8 15 , 886 , 997, 
1094 , 1096 , 1096 , 1 io5 , 1207, 1216. 

défoncées  aux  environs  de  Retz, 

760. 

faites  pour  la  commodité  de  la 

chasse,  749,  8 1 5 , 816,  899. 

passées  au  croissant,  762. 


S 


Sable  commun,  376,  379,  656,  757, 
873 , 877,  878 , iog4. 

de  rivière,  24,  88,  90,96,  101, 

102 , 106 , 112 , 1 1 3 , 1 14 , 162 , 23o , 
235,  242,  25g,  274,  307,  376,  378, 
379 , 38 1 , 386 , 3go , 4o2 , 4o3 , 4o4 , 
4ig,  442,443,5o9,52i,526,539, 
54o , 559 , 586 , 645 , 654 , 659 , 672 , 
7o4  , 705 , 730 , 770 , 773 , 774 , 788 , 
823,  847,  885, g34, 957, 996, 1000, 
ioo4,  io44,  io45,  1067,  no4, 
1107,  1 1 53 , 1179,  1216. 

Sables  (Transport  de),  1012. 

Saclay  (Aqueduc  et  rigoles  de),  i45, 
171,  177,  206,  326,696,600,601, 
702,  714,  721,  820, 833, 834,  84o, 
860,  g42,  948,  io53,  1162. 

( Département  de  ) , 683,721,820, 

947,  1060 , 1168. 

(Digue  de  l’étang  du  nouveau), 

321. 

( Etangs  de) , i4 , 22  , 33 , 67,  i45 , 

177,  317,  321,  327,  600,  601,  6o5, 
714,  821,  833,  g32,  g4i,  io53, 
11 46,  1162, 1200. 

— — ( Garde  à cheval  de  ) , 121,  4 1 5 , 
556,  599,  685,  799,  1022,  1127, 
1237. 

paroisse  de  Saint  - Germain , 73, 

3oo , 36o. 

( Pavillon  de  l’étang  de) , 5g8 , 699 , 

718,833,837. 

(Plaine  de),  32,  33,  38,  129, 

171,  177,  268,  3oo , 321,  347,  36o, 
434, 46o,  463,  4g4, 597, 721,  834, 
942,  io53,  n46,  1200. 

(Plaine  de),  ponts  et  pavillon, 

454. 


Saclay  (Seigneur  de),  1 1 45 , 1200. 

Sagoin  pour  la  Ménagerie,  867. 

Sagonne  (Château  de),  i24o. 

Saillan  (Gilles),  voit.,  989. 

Saindoux  (Fourniture  de),  243,  387, 
521. 

Saint  Alippe,  statue  en  plâtre,  1176. 

Saint  Ambroise,  statue  en  plâtre,  1,177. 

Saint-Antoine  (Avenue  do  la  porte),  à 
Marly,  819. 

chapelle,  i45,  206. 

église  et  presbytère,  1020. 

(Fontaines  de),  36g. 

hameau, i45, 206. 

(Pépinière  de),  76,  220,  224, 

225 , 36g  , 498 , 629  , 636 , 648  , 753 , 
754. 

(Porcherie  de),  355. 

(Porte  de),  206,763. 

Saintart ( Pierre ),jard.,  ig3,  332, 6i4, 
625,  740, 971,  1191. 

Saint- Aubin  (Carrières  de),  5o5,  509. 

Saint  Augustin,  statue  en  plâtre,  1176. 

Sainl-Dodery  (Carrières  de  marbre  de), 
979- 

Saint  Charlemagne , méd. , 6 1 3 , 728. 

slat. , 611,  727,  846,  955,  g56, 

1066. 

Saint-Cloud,  128,275. 

(Chapitre  de),  1 1 4 4 , 1199. 

(Garde  des  cygnes  jusqu’à) , 4 1 8 , 

5oo. 

(Hôpitalde  la Charitéà) , 8 16 , 866. 

(Pierre  de),  876. 

pont,  78,  222,  368. 

port,  24 , 162 , 807. 

— — transport  de  bassins  de  pierre, 

193. 


BOL 

Rouzille  (Antoine),  concierge  de  l’Aca- 
démie d’architecture,  972. 

Royan  (La  marquise  de),  i5,  69. 

( Mllc de) , 69. 

Royer  , fondeur.  — Voy.  Roger. 

Rubens,  p. , 962,  1070. 

Ruel  (Rois  de  charme  venant  de),  25 1. 
Ruelle  (Étang  des  bois  de),  321. 

Rungis  (Fontaine  de),  1 36 , 283,  429, 
568,  694,  808,  922,  io3i,  n36, 
1248 , i25o. 

’ ' \ 


Saint-Cloud  : transport  d’ouvrages  de 
sculpture,  34o. 

Saint-Cyr  (Abbaye  de  Saint-Louis,  à), 
i48,  149,  208,  209,  812,  8i3, 

863. 

. allée  de  Bailly,  5o8. 

(Agrandissement  du  parc  de  Ver- 
sailles du  côté  de),  n44. 

appartement  de  Mmc  de  Mainte- 

non,  191. 

(Aqueducs  de),  585. 

(Bâtiments  de),  147,  1 5 1 , i58, 

207,  210 , 290 , 35 1. 

chemin  de  Marly,  321,  718.  - 

(Chemin  de)  à la  grille  de  Gallye, 

167,  462  , 5o8  , 593. 

(Clos  des  dames  de  Saint-Louis, 

à),  3 16. 

( Eglise  paroissiale  de) , 4,  5,  60, 

66,  i4i. 

(Paroisse  de),  i48,  2o3,  208, 

293 , 294 , 354. 

(Réservoir  de),  161,  307. 

Saint-Denis  (Abbaye  de),  1 4g , 209. 

église,  853. 

mause  abbatiale,  81 3, 863. 

prévôté  de  la  cuisine,  81 3,  863. 

(Transport  de  salpêtre  de)  à Marly, 

507. 

Saint-Dyé-sur-Loire  ( Transport  de  bois  de 
Chambord  par),  538. 

(Transport  de  daims  du  parc  de 

Chambord  à Saint-Germain  par) , 537. 

(Transport  d’équipages  de  chasse 

à),  539. 

Saint  Eutrope , sial,  eu  plâtre,  1177, 
Saint-Germain  (Dominique),  portier  au 
Cours-la-Reine) , 558. 


Saint  Germun  garde-magasin  à Fontaine- 
bleau, 535. 

Saint-Germain  : abreuvoir  ( Démolition  de  : 
l’ancien),  05. 

abreuvoir,  11,  05,  38o,  5o 4, 

750. 

allées  et  palissades,  i33,  i34, 

4a3,  50-3,  SOS',  707,  931,  984,  1091, 
iao5. 

appartement  de  la  Reine,  874. 

appartement  de  la  reine  d’Angle- 
terre, 5o3  , 5o4 , 758. 

appartement  n°  28,984. 

appartements,  84 , 1 4 1 . 

ateliers  du  Roi,  802. 

avenues  du  château,  700,  747, 

7Z,9- 

bibliothèque  du  prince  de  Galles, 

G 4 0. 

boulingrin,  83,  1 33 , 227,  228, 

378  , 289 , 35o , 373 , 4s3  , 5o3 , 503 , 
G4o,ô4i,754,874,i2o5. 

boulingrin  (Nouveau)  du  château 

neuf,  750,  707,759,  873,918,  984, 
TO27,  I09I,  1 1 3 1 , 1204,  1242. 

boulingrin  de  l’ancien  parterre, 

1091. 

canaux  et  collines  du  château  neuf, 

1 3 1 , 280 , 423  , 503. 

chancellerie,  81,  372,  G4o,  873. 

chapelle , 1 5 1 . 

Chapelle  (Orgue  de  la),  310. 

Charité  ( Maison  de  la) , 129. 

châteaux,  2,  0,  9,  11,  13,  04, 

05,  00,  08,  81,  82,  84,  85,  i43, 

1 40,  147,  i48,  1 5 1 , 2o4, 206, 208, 
211,  22O,  237,  30s,  371,  5o2, 5o3, 
5o4 , 038 , 03g , 042 , 707,  754 , 755 , 
750 , 759  ,817,  8G7,  871, 873 , 87.3 , 
874 , 875 , 982 , 983 , 984 , 985 , 1089 , 
1090,  1091,  1203,  12o4,  12ü5. 

château  neuf,  83,  84,  129,  1 3 1 , 

1 35 , i44,  20O,  327,  228,  275,  279, 
280,  282  , 28a,  390,  373,  42o,  424, 
43o , 5o3 , 503 , 50g  , 04 1,  G90 , 754 , 
758 , 802 , 810 , 875 , 91 0,  924 , 98O , 
io33,  iog3,  1 1 38 , 120O,  ia4i, 
1249. 

château  vieux,  1 3 1 , i38,  1 4 1 , 

203  , 280 , 285 , 390 , 35i,  424 , 43o , 
56.3,569,041,695,  759,810,875, 
924,986,1033,1093,  n38,i2o6, 
124g. 

château  vieux  (Nettoyage  des  ap- 
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partementetcoursdu),  1 4 1 , 2o3 , 287, 
34g,  432,  492, 571,  63o, 697,  744, 
811,  862,  927,  976,  1037,  io85, 

1 i42 , 1196. 

Saint-Germain  : chaussée  de  Versailles , 

5 1 5. 

chenil,  1 3 1 , 280,  423,563,03g, 

64o,  64 1 , 768,  874,  98G,  iog3, 
1206. 

chenil  (Construction  d’un),  370. 

conduites  d’eau,  129. 

cour  des  cuisines,  82,  226,  370, 

IO92,  1204. 

couverture  d’ardoise  du  château, 

754. 

couverture  de  plomb  du  château , 

228  , 37.3 , 5o4 , 64i,  758 , 874. 

(Dépenses  de),  Oi,  81-80,  226- 

328,  369-373,  5o2-5o5,  638-642, 
754-769,  871-875,  982-987,  1089- 
10g3  , 1203-12ü6. 

descentes  du  château,  i34,285, 

43o,  569,  0g5,  922,  924,  io33, 

1 1 38 , 124g. 

écurie  (Petite),  1 3 1 , 280,  434, 

503 , 64 1,  768  , 873,875, 986 , 1090, 
iog3 , 13o0. 

écurie  du  manège,  64o. 

écurie  de  la  Religion,  22O. 

écuries  du  chenil,  63g,  64o. 

église  paroissiale,  11,  65,  211. 

(Forêt  de),  75,  83,  22O,  237, 

244,  38 1,  579,  03g,  045,  647,  704, 
751,  757,  760,  889,  g84,  1092, 
1204. 

forêt  (Escarpements  de  la),  5o3, 

g84,  1091. 

fosses  d’aisances,  872,  5o4,  64o. 

fossés  du  château,  226, 503,  O39, 

756 , 758. 

fruitier  (Nouveau  clos  du  château 

neuf  converti  en),  1091. 

geôle,  1092. 

glacières,  84,  227,  371,  5o3 , 

842 , 755 , 769 , 876 , 987,  1093. 

grottes  et  fontaines,  i3i,  i3G, 

1 44 , 206,  379 , 283 , 439 , 563 , 568 , 
6g4 , 808 , 922  , io3i , 1 136  , 1248. 

horloge  du  château , 84 , 1 3 1 , 344 , 

280,  424,  531,  563,  64o,  64i,  768, 
759,  875,  98G,  1092,  10g3,  1205, 
1206. 

hôtel  du  Maine  ,370 , 372 , 502,873. 

jardin,  12, 60,  279. 
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Saint-Germain  : jardin  du  boulingrin  du 
château  neuf,  874, 986,  1025,  1027, 
1091,  1093,  n3o,  n3i. 

jardin  (Nouveau)  en  gazons,  i33, 

316,278,423,641, 758 ,986, 1092, 

1205. 

jeu  de  paume,  5o4 , 985. 

logement  du  sr  Chéridon,  officier 

du  roi  d’Angleterre,  629,  743,861, 
1083 , 1193. 

logements  de  jardinier,  56,  340, 

4go,  628,  742,  860,  973,  974, 
1083 , 1194. 

loges  des  Suisses,  84,  228,  302, 

373 , 5o5 , 872 , 1089 , 12o3. 

magasin,  31,81,  84,  228,  266, 

372 , 373 , 5o4 , 078  , 64o , 756 , 767, 
758,  873,  874,  983,  g84,  g85, 
1091,  1092 , 1 2o5. 

manège,  81,  758. 

melonnière , 756. 

murs  de  clôture  du  parc,  228, 

362 , 370 , 373 , 5o3  , 5o5 , 872. 

murs  de  clôture  et  piliers  butants 

' de  la  forêt,  84 , 370 , 5o2 , 98.3 , 1089  , 
1203. 

orangerie,  56,  i33,  200,  228, 

277,  346 , 373  , 423 , 490 , 5o4 , 562  , 
628 , 04 1,  742 , 758  , 769 ,861,  874 , 
875,  974,  986,  1082,  1091,  1092, 
iig4 , i2o5 , 1206. 

oratoire  de  la  princesse  d’Angle- 
terre, 755. 

ormes  du  petit  parc,  5o3,  5 10, 

5i  1,  503 , 07G  , G4o , 702  , 766 , 757, 
873, 98 A, g85,  1147,  i3o4,  i2o5. 

ouvriers  à journées,  228,  373, 

5o5,  042,  759,  875,  986,  iog3. 
1305. 

parc  (Grand  et  petit),  71,  83, 

227,  281,  372,  38 1,  382,  388, 423, 
5o2 , 5o3 , 5 10 , 5n,  036 , 639  , 04 o , 
64 1,  644,  040,  756,  767,  jog,  7O2  , 
87.3,  875,  g3 1 , 986,  1091,  iog3, 
12o4 , i2o5 , 1206. 

parterre  (Ancien),  766,  872. 

parterre  (Grand),  23 1,  378  , 434  , 

564 , G4o , 64i , 754 , 759  , 8j5 , 986 , 
iog3 , 1206. 

parterre  (Portes  du  grand),  i3i, 

380. 

parterre  du  vieux  château  (Palis- 
sades du) , 4s3 , 562 , 98A. 

parterre  devant  les  grottes  du 


1352  COMPTES  DES  BATIMENTS  DU 


château  neuf,  i,3i,  279,  423,  563, 
64i,  jô8 , 974,  986,  1206. 
Saint-Germain  : parterre  en  broderie , 
i33,  1 34 , 278,  423, 562,  563, 64i, 
768 , 874  , 986 , 1092 , 1205. 

parterre  en  gazon  ,56,83,  200 , 

346 , 423 , 490 , 562 , 563 , 628 , 742 , 
8G0,  874 , 972 , 1082. 

perrons,  84,  228,  362,373,5o5. 

piants  d’arbres,  83,  227,  372, 

5o3,  64o, 756,  931, 1091. 

poids  (Ajustage  de),  372. 

portes  du  parc,  1 34 , 285,  43o, 

563,  569,  695, 922,  io33 , n38. 

potager,  227,  228. 

potager  du  boulingrin , 766. 

pressoir  du  domaine,  1203. 

quinconces  du  petit  parc,  388, 

563. 

— — Récollels,  122,  268,  4ti,  55i, 
56i,  796, 908,  1017,  1127,  1237. 

Religion  (Maison de  la),  i3i,  280, 

424,  5o4,  664, 64 1 , 769, 876,  986, 
1093 , 1206. 

réservoir  des  petites  écuries , 

1090. 

route  des  Loges,  372,  676,  637, 

1092. 

routes  du  petit  parc  (Nouvelles), 

5o3,  873,  g84,  1205. 

salle  de  bal,  58. 

salle  des  gardes  de  Monseigneur, 

983. 

séjour  du  roi  et  de  la  reine  d’An- 
gleterre, i4i,  2o3,  287,  432,672, 
629,  g97>  743 , 755,  758,  811,  861, 
927,  1037,  1142. 

Surintendance,  8i,  i3i,  280 , 424, 

5o2  , 5o4 , 664 , 64o , 64 1 , 769 , 875  , 
986,  1093,  1206. 

tableaux  du  Roi,  28. 

— tableaux  transportés  à Versailles, 
1x66. 

terrasse  du  parc  (Grande),  84, 

362, 37.3,  563, 984,  1091. 

tei'rasse  du  boulingrin  du  château 

neuf,  754,  873,  g84. 

terrasse  du  petit  parc,  64o,  766, 

1092. 

terrasses  du  château,  i44,  206, 

228 , 5o5 , 563. 

(Transport  de  daims  du  parc  de 

Chambord  à),  537. 

travaux  du  château , 5g , 370. 


Saint-Germain  : tripot,  1 3 1 , 280, 423, 563. 

verger  du  château  neuf,  767. 

voyages  de  l’historiographe  des 

Bâtiments,  1024. 

Château  du  Val. 

espaliers  et  contre-espaliers,  82. 

986. 

grille  du  château,  372. 

jardin , 1 33  , 278 , 872 , 423 , 5o4 , 

563 , 639 , 64o , 64 1,  742  , 766 , 768  , 
861,  873 , 874, 913  , 97.3, 985, 986, 
1091,  n3o,  i2o5,  1206. 

pavillon,  71,  628 , 64 1,  755, 708  , 

874,  986,  1093, 1196,  1206. 

verger,  82,  83, 986. 

Saint  Grégoire,  stat.  en  plâtre,  1177. 
Saint  Jérôme , stat.  en  plâtre,  1176. 
Saint-Herem  (Le  marquis  de),  capitaine 
du  château  de  Fontainebleau,  109, 
1 38 , 254, 286,  4 3 1 , 432,  534, 670, 
667,  696 , 784 ,810, 899 ,925, 1009, 
io33 , 1116,  1188,  1224,  1247. 
Saint-Hilaire,  marchand,  1208,  i2i4. 
Saint-Jean,  ter.,  1094. 

Saint-Léger,  portier  des  Gobelins,  54, 
197,  343,  487,  625,  739,867,971, 
1079,  1190. 

Saint-Léger  ( Château  de ) , 33 , 138,170, 
171,  172,  173,  177,286,315,317, 
327,  43o , 462  , 569 , 6o5 , 710 , 716 , 
721,835,836,840,924,942,  943, 
944,  945,  946,  g48,  io33,  io53, 
io54,  1066,  1061,  1 1 38 , 1162, 
1 1 64 , 1 1 65 , 1166,  1169,  i25o. 

forêt,  4g8. 

haras,  33,  170,  171,  173,  177, 

3 1 5 , 327,  453,456,  462,606,713, 
715,  716, 721,  833, 84o , 947,  io53, 
1061,  1162, 1169. 

parc,  713,  714,  io63. 

parc  ( Abreuvoir  du) , 714. 

pont  du  château,  716. 

Saint-Leu  (Pierre  de),  3,  59,  117,  353, 
ioo5. 

Saint-Louis , médaille,  610, 727. 

stat.,  728, 846,  965,  1066. 

Saint-Mandé  (Terre  et  seigneurie  de), 
699 , 745 , 746. 

Saint-Mars  (Rigole  de),  67. 

Saint-Martin  (Moulin  de),  1 5 , 69. 
Saint-Martin  (M"°de),  i5, 69. 
Saint-Maur  : avenue  de  Paris , 699 , 746. 

transport  de  figures  et  tables  de 

marbre,  4 20. 
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Saint-Nom  (Paroisse  de),  978. 

(Terroir  de),  748. 

Saint-Pierre  (Pont),  5oo. 

(Pré),  177,  321. 

Saint-Quentin  , jard. , 498 , 635 , 663. 

Saint  Satire,  stat.  en  plâtre , 1177. 

Sainte -Vallerij- en -Picardie  (Bottes  de 
fontainiers  venant  de) , 769 , 1210. 

Saint-Vincent,  jard. , 1239. 

Saint-Yves  (De),  p. , 56. 

Sainte-Apolline  (Rigoles  de),  149. 

Sainte-Baume  (Marbre  de),  18,  i58. 

Sainte  Émilianne,  stat.  en  plâtre,  1177. 

Sainte  Marceline , stat.  en  plâtre , 1 1 77. 

Sainte-Marie  , sc.  — Voy.  Dauphin  de 
Sainte-Marie. 

Sainte  Monique,  stat.  en  plâtre,  1176. 

Sainte  Paule,  stat.  en  plâtre,  1177 . 

Sainte  Silvie,  stat.  en  plâtre,  1177. 

Salle  (Louise),  veuve  de  Jean  Gruau, 
ouvrier  do  la  machine  de  Marly,  1 1 3 1 . 

Salmon,  ter.,  788,  903,  1012,  io36, 
ii42 , 1227. 

Salomon,  tab.,  676,  791. 

Salpêtre  (Fourniture  et  transport  de), 
607,  54o , 1208 , 1227. 

Samaritaine  (Pompe  de  la),  46,  122, 
147,  186,  190,  208,  267,  335,  338, 
4i5,  476,  55o,  616,  680,  782,796, 
910, 960,  1019,  1070, 1124,  1182, 
1235. 

•> (Conduite  des  eaux  de  la),  43. 

(Carillon  de  la),  192, 299,  36 1. 

435 , 4g6 , 674. 

feu  d’artifice  y tiré,  277. 

horloge,  34o. 

magasin,  34o. 

modèle  réduit  de  la  pompe,  34 1. 

roue  de  la  pompe,  191. 

Samois  (Eaux  de)  conduites  à Fontaine- 
bleau, 109,254,  398, 535,  668,783. 

Samson,  charp. , 1001. 

maç. , io43. 

receveur  des  consignations  du  Par- 
lement, 3o6. 

Sangliers  de  la  forêt  de  Chambord  en- 
voyés au  port  de  Meulan,  578. 

Santenoise  (Edme),  ter.,  643,  760, 876. 

Santeuil  (Jean-Baptiste),  marchand  de 
plomb,  35 1. 

Sapins  (Chevrons,  cloisons,  planches  et 
pièces  de),  5i?  120,  226,  549,  577, 
595,  660,  g43,  1160. 

Sapin  (Toue  de),  577. 


Sarasin  (René),  vigneron,  1091. 

Sarclage,  224,  369,  5oi,  638,  763 , 
871. 

Satin  (Fourniture  de),  1069. 

Satory  ( Aqueducs  de),  1161. 

(Garde-chasse  de  la  plaine  de), 

462. 

(Glacières  de),  24 , 73 , 162 , 1 63  , 

3o8,  443,  586,  706,  823,  io45, 
1052. 

(Montagne  de) , 820. 

(Moulins  de),  598. 

(Plaine  de),  697,  701,  713,  71 4 , 

749 , 8 1 5 , 834. 

puits,  941,  io53. 

rigoles,  714. 

(Réservoir  de),  368. 

Saturne,  portière  de  tapisserie,  739. 

Saules  (Perches  de),  669. 

Saunier,  marchand  de  bois,  660,  774, 
1001 , 1 108. 

Sauret  ou  Scauret  (Thomas),  mon., 
107,  160,  253,  396,  533, 666, 781, 
895,  1006,  in3,  1122. 

Sautraï  (Guillaume),  fondeur,  446 , 4 80 , 
589 , 601,  619,  710,  735 , 766 , 782  , 
794,  853,  897,  926,  965,  io35, 
io58,  1074,  1099,  1139,  1186. 

Sauvage  (Claude),  marchand  de  bois, 
775. 

(Viucente),  veuve  d’Etienne  Bon- 

nardel,  men. , 35o. 

propriétaire  des  forges  de  Guichy 

en  Nivernais,  i55,  21 3. 

Sauvet  (Claude),  portier  du  Luxem- 
bourg, 1 34 , 279. 

Sauveterrc  (Brèche  grise  de),  marbre, 
58o , 58 1 , 584. 

Sa  Valette,  notaire  au  Châtelet,  20. 

Savarv  (Nicolas),  mat.,  42,  182,  277, 
326,  466,  608, 724 , 843 , gi3 , 95 1, 
io63 , 1172. 

Savaste,  cercelier,  387. 

Savoie  (Mm°  de),  28. 

Savonnerie  ( Manufacture  et  ouvrages  de 
la),  1,  5 , 8 , 12  , 46 , 58 , 61,  63 , 66 , 
i43 , 147, 186 , 2o4 , 2o5 ,281,  335 , 
416,476,557,  56i,  616,690,732, 
733,739,804,849,  857,919,960, 
969,  971,  1069,  1080,  1182,  1 1 83 , 
1190,  1191. 

(Chapelle  de  la),  53,  122,  197, 

272,  344,  4i6,  485,  557,  690,  740, 
8o4 , 857,  970 , 1080 , 1191. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Savonnerie  (Horloge  de  la),  5i,  192, 
34o,  482,621,737,854,967,1075, 
1189. 

Savonnière  (Moulin  de),  i5,  68. 

Scabellons  de  marbre,  i4o,  202,  517, 
995. 

Scale  (Jean),  compagnon  marbrier, 
1025,  1128. 

Sceau  de  cuivre  gravé,  967. 

Sceaux  (Transport  de  chaloupe  de  Ver- 
sailles à) , 83i. 

(Marronniers  transportés  de)  à 

Trianon  ,223. 

Sciage  (Bois  de),  400,660,775,787, 
1001, 1218. 

de  bois  et  planches,  106,  i63, 

248 , 256 , 392 , 4oo , 660 , 775 , 888 , 
1001,  1218. 

de  marbres , 48 1 , 618,  620, 728, 

729 , 736 , 846 , 852 , 966 , 963 , 964 , 
965,  966,  1073,  1074,  1075,  1186. 

de  pierres  dures , 101,  658,  875. 

de  pierres  fines,  53,  197,  344, 

487. 

Scieur  de  pierres  estropié,  î i3o. 

Scies  (Fourniture  de),  222,  ioo4. 

Scodea  ou  Seodea  (Pierre),  gondolier 
vénitien,  42,  182,  326,  466,  608, 
725,  843, 961,  io63, 1172. 

Sculpteur  aveugle  (Gratification  à un), 
274. 

malade  par  excès  de  travail , 1 1 3o. 

Sculpteurs  (Élèves >,267,  4i  1, 553, 626, 
683,  798, 910,  1018,  1127. 

Sculptures  réparées  sur  le  blanc,  696, 
799- 

Seaux  ( Fourniture  de ) , 26 , 84 , g4 , i o5, 
i65  , 24 1,  243 , 25o,  309 , 372  , 385 , 
5ig , 528  , 595 , 64o , 756 , 777,  873, 
ioo3,  1110, 12o5,  1220. 

d’osier  pour  le  feu,  3o , 3 1 3 , 34o. 

en  hotte,  i64. 

goudronnés  d’osier,  i2i4. 

pour  orangers,  445,  453,  588, 

825. 

Seclin  , jard. , 750. 

Sedan  (Transport  de  cuirs  par  le  coche 
de), io3,  248,  25i,  393 , 3g3, 3g5, 
528,  53o,  53i,  661,776,889,890. 

Segond  , maç. , 332 , 474. 

Seguin  (Guillaume),  ser.  et  poseur  de 
sonnettes,  253,  445,  1047,  1160. 

(René),  concierge  du  château  du 

Louvre,  i3o,  i38,  278,  285,  422, 
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43o,  662,  569,  689,  695, 8o3,  810, 
918,924,  io3o,  io33 , li35 , 1137, 
1246 , 1249. 

Seine  (Appartements  du  pavillon  près  le 
grand  puisard  et  des  ouvriers  à la 
Machine  de),  247,  3go. 

* aqueduc  amenant  les  eaux  de  la 

Machine  à l’étang  du  Trou  d’Enfer, 
644. 

aqueduc  amenant  les  eaux  de  la 

Selle  à la  Machine,  io4,  262,277, 

391,  421,  772,  773,  774, 779,  888, 
8g3,  1107, 1108, 1111, 1217. 

* aqueduc  conduisant  l’eau  de  la 

Machine  à la  butte  Montboron,  80, 
152,  211,  22  3 , 224 , 225 , 273,  36g  - 
626 , 527,  772 , 871. 

aqueduc  de  Luciennes,  974. 

aqueduc  de  la  Machine,  101,  102. 

i3o,  i43,  390, 3g5, 999. 

aqueduc  du  puits  d’angle,  252. 

aqueduc  pour  la  prise  des  eaux 

des  rigoles  de  Marly,  524, 526. 

aqueducs  et  pièces  d’eau  do  la 

Machine,  525,  778,  1023,  1107, 
1128,  1217,  1218 , 1238. 

bâches  des  puisards  de  la  Machine , 

103,  io4,  io5,  248,  249,  260,  a5i, 
3go , 392  , 393 , 3g4 , 527,  528  , 663 , 
776,  777,  778,  889,  892,  1001, 
1002,  ioo4,  1109,  1110,  1111, 
1219 , 1220. 

bâtiment  neuf  de  la  Machine  pour 

le  logement  des  ouvriers  , 391,  627. 

bâtiments  de  la  Machine,  io3, 

io5 , 217, 24g  , 891,  398 , 528 , 529, 
660 ,661,  662  , 776 , 777,  888 , 890 , 
999 , 1002, ioo3,  1109,  1111,1217, 
1219 , 1220. 

bois  et  aubes  de  roues  de  la  Ma- 
chine emportés  par  les  grandes  eaux 
3g4, 53i,  779,  1220. 

bras  nouveau,  100,  101,  103, 

104,  248,  627,  888, 889. 

canal  de  la  Machine,  102,  106, 

392,  3g4,  779,  816. 

(Capture  de  cygnes  sur  la),  78. 

carrières  au-dessus  de  la  Machine, 

774 , 1000. 

caries  delà  Machine,  4i8. 

chapelle  de  la  Machine,  122  , a5i, 

268 , 4n,  55 1,  56 1,  795  , 892 . 908  , 
1017,  1 127,  1237. 

charpentes  et  mouvements  de  la 
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Machiue,  102,  217,  2/17,  249,  391, 
393,  527,  529,  660,  774, 888,  889, 
1001, 1108,  11 1 1, 1 220. 

Seine:  chevalets  de  la  Machiue,  100, 

101,  102,  217,  246,  247,  390,  G57. 
conduites  delà  Machine,  4o,  71, 

i55 , 181,  2i3,  325, 307,  362, 405, 
529,  607,  658, 663,  723, 775,  776, 
778,  842,  949,  1062,  1109,  1110, 
1 171. 

corps  de  pompe  de  la  Machine, 

102,  io3,  io4, 248,  24g, 25i, 392, 
3g3 , 4go , 527,  628 , 529 , 53i, 662 , 
773 > 77® > 777’  77» , 889,  890,  891, 
973, 1001,  1002, ioo3, 1108, 1109, 
1219. 

courbes  des  rouets  de  la  Machine, 

102,  248,  392,  661,  775,  1108. 

coursières  de  la  Machine,  629, 

53i,  660,  662, 664,  774,  776,  890, 
1001,  mi. 

couverture  d’ardoise  et  de  tuile, 

661,  776,  999, 1002,  1108. 

cuirs  de  la  Machine,  io3,  io4, 

248,  25i,  392, 395, 527,  628,  53o, 
53i,  661,  775,  776,  889, 890, 1001, 

1108. 

(Cygnes  sur  la  rivière  de),  78, 

80 , 222  , 368 , 5oo. 

démolitions  dans  la  Machine,  93 1. 

digue  (Démolition  d’une),  dans 

le  bras  de  la  rivière,  68 , 889. 

digue  (Grande),  ùh'j,  390,  657, 

658 , 776 , 887. 

digue  proche  la  Machine , 68 , 53 1. 

digues  des  îles,  100,  101,  106, 

2*9  > 393,  626,  662,  773, 889, 890, 
1001,  1107. 

estacade,  1217. 

extraction  de  sable,  705,  823, 

935. 

forge  (Démolition  de),  252. 

forge  des  serruriers  de  la  Machine , 

62,  io5,  24g,  393,  629,  1002, 

1109. 

forges  et  fonderies  de  la  Machine , 

io3, 249,  35i,  524,  527,  53o, 890, 
1219. 

forges  (Grandes),  247,  657,  660, 

661. 

glacières  de  la  Machine,  106 , 25 1, 

53o , 892 , ioo3 , ioo4 , lin,  1221. 

îles  de  la  Machine,  100,  3oi, 

390,  393,  421,  438, 44o,  527,  529, 


638,  659,  669, 662,  702, 773,  8 1 3 , 
818,  863,  888,  890,  g3o,  io4i, 
1109,  mi,  1147,  1237,  12.38. 

Seine:  logement  des  forges  à mi-côte, 

102. 

logement  d’inspecteurs,  1195. 

logement  des  ouvriers,  3go. 

logement  de  la  Machine,  247, 

347,  772, 

(Machine  de  la  rivière  de),  7,  9, 

10,  62,  64, 71,  i3g.,  i42,  1 4 3 , 200, 
201,  203  , 2o4  , 2 1 3 , 2 1 4 , 267,  277, 
286, 290,  348  , 34g , 3Gi,  363, 4i8, 
4 1 9 , 422,  4 3 1 , 492,  559, 571,  G3o, 
658-664,  682,  697,  744,  772-779, 
802, 811,  862,  887,  927,  975 , 999 , 
1000,  1019,  1020,  1022,  1023, 
1024,  1025,  1037,  1 0 8 4 , 1 1 4 1 , 
1180,  1196,  1233,  1236,  i24o. 

magasin  au  goudron,  1002,  ioo3. 

• magasins  de  la  Machiue,  62, 102, 

103,  ig5,  247,  24g,  25o, a5i,  35i, 
352 , 392  , 3g4 , 3g5 , 4 1 4 , 44o,  5a4, 
52g,53o,53i,  55i,  658,  661,662, 
663,  683,  686,  77G,  779,  800,  889, 
891,  892,  gi4 , ioo3 , ioo4 , 1107, 
1110, 1180. 

maisons  du  Suisse,  du  menuisier 

et  tourneur,  1002. 

manivelles  de  la  Machine  (Répa- 
ration des),  io4,  248,  249,  260, 
261,  252,  274,  629,  662, 776,  890. 

modèles  du  sieur  Rennequin  Sualem 

pour  la  Machiue , 1112. 

mur  du  château  proche  la  Machine, 

657. 

mur  de  clôture  de  la  Machine 

(Contreforts  ou  éperons  du),  524, 
5a5 , 526 , 658. 

mur  du  côté  de  Saint-Germain 

(Nouveau),  658,65g. 

nacelles  pour  le  passage  dans  les 

îles,  65g,  663,  778,  892. 

ouvriers  de  la  Machine,  io5, 106, 

248,  260 , 261,  262 , 3go , 3g5 , 527, 
53o,  53 1 , 664,  779,  802,  891,  892, 
893 , 1002, ioo4 , 1023, 1025, 1110, 
1111,  n3o,  n3i,  1221. 

paliers  de  cuivre  de  la  Machine, 

287. 

pavillon  du  sr  Deville,  102. 

pavillons  de  la  Machine,  24g. 

pièce  d’eau  à mi-côte  du  sr  De- 

ville,  247. 


Seine  : pièce  d’eau  du  puisard  supérieur, 
dit  Valentinay,  247,  525,  667,658, 
65g , 664 , 887. 

pièce?  d’eau  de  la  Machine,  888. 

pompes  aspirantes  sur  la  rivière  , 

24g, 3go, io83. 

pont  de  la  Machine,  246 ,201. 

port  de  la  Machine,  2ij,  53 1, 

778. 

portes  des  regards,  24g. 

prés  et  héritages  plantés  en  osier, 

702, g3o,  io4i, 1147. 

prés  et  héritages  occupés  par  les 

travaux  de  la  Machine,  i42,  i43, 
203, 813, 863, 888. 

puisard  de  la  Machine  (Grand), 

io5,  247,  3go,  524,  687,  778. 

puisard  des  sources , io5,  1001. 

puisards  des  pompes  aspirantes, 

1001, io83, 1195. 

puisards  delà  Machine,  100,  101, 

102, io3,  io4,  io5, 217, 246, 247, 
24g , 260 , 34g  , 390 , 3g  1 , 3g5  , 526  , 
527,  528,  529,  662,  774,  776,  777, 
778, 888, 891, 1 oo3 , 1110,  1220. 

puits  de  l’angle,  627. 

réservoir  des  sources  à mi-côte , 

102,  3g 1 , 3g3,  3g5, 524,  525, 772, 
773’  77/l>  778’  888,  1000. 

réservoir  du  haut  de  1a  Machine, 

1000. 

réservoir  près  du  puisard  supé- 
rieur, 524. 

réservoir  près  la  grande  tour  de 

la  Machine,  525,  626,  058. 

réservoirs  de  la  Machine,  1107, 

1218. 

roues  de  la  Machine,  102,  106, 

248,  392,  660,  775,  889,  1001, 
1108 , 1218. 

tour  de  la  Machine,  65, 261,  525  , 

658,  687,  892,  1023,  1109,1128, 
123g. 

tour  de  la  Machine  (Petite),  626, 

53o , 658 , 663. 

vannes  de  la  Machiue,  100,  247, 

63i,  839 , 1001. 

Seine  (La),  groupe  de  marbre,  1072. 

Selle  (Aqueduc  de  la),  65 7,  65g,  664, 
77a , 773 ,774, 779 , 888 , 8g3 , 1107, 
1108,  1111, 1217. 

(Rois  de  la),  102. 

(Brières  de  la) , 888,  1000. 

( Conduites  d’eau  au-dessous  de  la 


101,  102,  loi,  252,277,421,626, 
1000. 

Selle  (Paroisse  de  Saint-Pierre  de  la), 
1/12 , 2oi , 81  4. 

(Pont  sur  le  chemin  delà),  700, 

7i3. 

(Réservoir  de  la),  1217. 

(Rigoles  au-dessus  de  la),  773, 

774 , 888. 

Sellier  ( Laurence  ) , veuve  de  Robert  De- 
larue, charp. , 1023. 

(Pierre),  emballeur,  34 1 , 832. 

Semis,  107,  262  , 268  , 3g5  , 532  , 634, 
54o , 635 , 638 , 665 , 668 , 783 , 898 , 
907,  1008 , 11 15 , 1224. 

Sénécal  (Adrien) , mat. , 608  , 688 , 724 , 
843,  917,  g5i',  io63,  1172. 

(Jean),  mat.,  466. 

Sentis  (Carrières  de),  46 1,  484. 
Sérancolin,  marbre,  678,  679,  58o, 
58 1,  582 , 583 , 584 , 620,  818,  820, 
io42,  ii46,  1147,  n48,  1149, 
n5o. 

Serin,  dessinateur,  621. 

inspecteur  au  Potager,  555,  680, 

796,910,  1020,  1126,  1234. 

marchand,  5g5. 

Seriolant  (Fonds  de),  290. 

Seron,  appareilleur,  802. 

Serpes  ( Rémoulage  de),  388. 

Serpettes  (Fourniture  de),  222. 
Serrures,  108,  24g,  262,  52g. 

dorées,  544. 

Sèvres  ( Port  de) , 76  , 16g  , O02. 

(Transport  d’orangers  de  Fontaine- 
bleau à),  76. 

Siane  , charp. , 68 , 632 , 774. 

Sicile  (Marbre  de),  579,  58 1. 

Sièges  (Fourniture  de),  gij. 

Silvestre  (Marc),  mcn. , i5o,  209. 

P-,  962- 

Silvin,  sergent  de  Verderonne  du  Régi- 
ment du  Roi,  520. 

ter.,  642. 

Simon  (Denis),  jard. , 606,  722,  84 1, 
gi8 , 1061, 1170. 

(François),  ter.,  107,  109,255, 

35g , 3g8 , 532  , 535 , 665 , 668 , 780 , 
783,784,893,898;  sa  veuve,  894, 
898 , 1008 , 1 I 1 5 , 1224. 

curé  de  Trappes  ,73. 

p. , 187,  336. 

ser. , 1227. 

Simonneau  aîné,  gr. , ig3,  34 1,  485. 
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Simonnet  (Jean  ) , ter. , 525. 

Simony,  sc. , îoig , 1157,  1177. 

SlMPOL,  p.  , 962. 

Sinfray,  employé  aux  Bâtiments,  52, 
12.4,  193,  269,  275,  4i3,  417,  555. 

Sirvin  , sergent  du  régiment  du  Roi , 760 , 
876. 

Slodtz,  sc. , 48,  189,  32g,  337,  470, 
48o,  611,  612,  619,  735,  1073, 
1177. 

Société  (Marbriers  travaillant  en),  829. 

Socles  de  marbre,  20,  4g,  190,  3o5, 

338,  692, 5g3, 853. 

Souier,  fondeur,  710,  826.  Voy.  Soyer. 

Soie  (Achat  de),  à3-j,  1190,  1191. 

(Teinture  de) , 54 , 485 , 486 , 577, 

624,  626,  739,  867,  1079,  1190. 

blanche,  624,  739,  857. 

écrue,  485,  487. 

rondelette,  1079. 

Soldats  chargés  de  garder  les  groupes  de 
Marly,  856. 

employés  à des  travaux  publics, 

509  , 520 , 633 , 634 , 644 , 645 , 656 , 
659 , 685  , 760 , 761,  812,  876, 976, 
979- 

Solives  (Fourniture  de),  64,  627,  661, 
778 , 1001. 

provenant  de  démolitions,  68. 

Sonnettes  (Pose  de) , 253 , 899 , 1 1 15. 

Soret,  capitaine,  622. 

Sorin  (François),  marchand  épicier,  3o, 
169 , 263 , 3i3 , 3i4 , 452 , 712, 83i, 
1009, io5i,  1160,  ia3i. 

Sortie  de  Marie  de  Médicis  du  château  de 
Blois  (La),  tab. , 962. 

Soubras,  prop.  ,916. 

Souches  (Arrachage  de),  16,  23o,  235, 
375  , 5o8  , 509 , 5io , 645 , 1207. 

Souchet  (Pasquier),  jard.,  128,  274, 
419,  421,  558,  56o,  688,  916, 
1024 , 1128,  1239. 

Soucoupe  d’or  garnie  d’écaille  de  tortue , 

339. 

Soudures,  18,  19,  21,  27,  93,  io4, 
119, 129,  i5o,  i56,  167,  169, 210, 
243,  3io,  36g,  446, 58g,  622,  687, 
707,  776,  826,  837,  891,9.32,937, 
io42  , 1047,  1 156. 

Souet  (Jean  ) , tap. , 53 , 196 , 343 , 486 , 
624,  739,  856,  969,  970,  1079, 
1189. 

Soufflet  (Fourniture  de),  243. 

Soufre  (Fourniture  de),  169,  3 1 3 , 712. 
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Soulaigre  (Henri),  concierge  du  vieux 
château  de  Saint-Germain,  i3i,  i38, 
i4i,  202 , 280 , 2 85 , 287,  348 , 424  , 
43o , 432 , 492 , 563 , 56g , 571,  63o , 
641,695,  697,  744,  769,  811,  862, 
924,  927,  976,  986,  io33,  1037, 
io85,  1093,  1 1 38 , n4i,  1196, 
1206,  124g;  sa  veuve,  810, 875. 

Soupapes,  27,  62,  g4,  173,  176,  232, 
233,240,392,529,655,771,  778, 
836,  837,  886,  ioi4, 1099,  1211. 

Sous-le-Bois  ( Lieu  dit  ) , à Cbatou  ,816. 

Soyer,  fondeur,  446,  48o,  589. 

Spazement  (Nicolas),  p. , 397,  447,  708, 
85o,  io48,  n56. 

Sphinx  en  plomb,  groupe,  965,  1073. 

Spingola  (Lisez  Lespingola),  sc. , 44g, 
479, 691,  610, 611,  619,  676, 709, 
727,  735 , 792 , 828 , 852 , go5 , 926 , 
g56,  965,  io34, io4g, 1073,  1074, 
1101,  n3o,  1157,  1 1 84 ; sa  veuve , 
1067,  n85. 

St  art  (Pierre),  voit.  43. 

Statue  équestre  de  Louis  XIV  sur  la  place 
de  l’hôtel  de  Vendôme,  48,  4g,  126, 
129,  1 83 , igoj  193, 271,  272,  276, 
4i6,  421,  556,  557,  676,  1023. 

(Planche  gravée  delà),  ig4,485. 

(Tableaux  de  la) , 187. 

(Petite),  sur  le  modèle  de  celle  de 

la  place  de  Vendôme,  48,  190, 333, 
336,  338. 

par  le  Cavalier  Bernin,  832. 

Steindier  (Le  sr  de)  , 56  , 199 , 346 , 48g. 

Stiemart,  élève  de  l’Académie  de  pein- 
ture et  sculpture,  1192. 

p. , 1071,  1166. 

Stouppa,  major  du  régiment  des  gardes 
suisses,  509. 

Strasbourg  (Chapitre  de),  296,  357. 

(Église  cathédrale  de),  296,  34 1, 

357,  4 1 5 , 483. 

Stuc  (Ouvrages  de) , 175 , 5g  1,  5g2. 

Süalem  (Girard),  charp.  liégeois,  854. 

(Rennequin),  charp.  liégeois  de  la 

machine  de  Seine,  123,  208,  4i4, 
55 1 , 683,  796,  911,  1020,  1112, 
1127,  1234,  i24o. 

Suart  (Mathieu),  comité  de  la  galère, 
4 1 , 181,  325 , 465. 

Suif  ( Fourniture  de),  169,  191,  261, 
3i3,  342, 521,  53o,  no3,  i2i5. 

Suisses  chargés  de  la  garde  d’un  feu 
d’artifice,  170. 

9a 
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COMPTES  DES  BATIMENTS  DU  ROI. 


Suresnes  ( Garde-cygnes  de  ) à Rouen , 
273 , 4i8. 


Tabernacle,  781, 782,  1178. 

Table  avec  bordures  de  bronze  ( Grande  ), 
58g. 

de  pierre,  48 1. 

Tableau  d’architecture  et  perspective, 
1 1 83. 

donné  à Loois  XIV  par  Covpel, 

100,  210. 

eu  miniature  par  Joubert,  696. 

représentant  des  gerfauts,  47. 

représentant  le  maître  autel  de 

l’église  des  Invalides,  329. 

représentant  l’orangerie  de  Ver- 
sailles, 47. 

représentant  la  ville  de  Mons, 

47. 

représentant  des  vues  de  Ver- 
sailles, 618. 

Tableaux , 2 , 4 , 5 , 6 , 1 2 , 47,  69 , 60 , 
61,  96 , 2o3  , 65 1 , 1189. 

(Achat  et  commande  de),  i4i, 

i42,  i5o,  187,  2o3,  2o4,  210,  291, 
319,  336,  35i,  397,  458,  478,  601, 
617,  618,  675,  676, 732,  733,  734, 
782,  791,  800,882, 897,  902, 1067, 
I07I,  ll82,  ll83,  1230,  12Ô2. 

(Agrandissement  de),  447,  477, 

827,  io36,  ii4o,  1212. 

(Changements  et  augmentations 

de),  n4o. 

(Copie  de),  336. 

(Exposition  de),  478,  1189. 

(Mise  en  place  de),  io36. 

(Nettoyage  et  conservation  de),  28, 

i4i,  1 53 , 166,  2o3,  211,  3 1 1 , 363, 
385, 436, 555,  575,  680,  699,  747, 
817,  827, 909,  916,  961,  979,  1017, 
1062,  1086,  n45,  1161,  1166, 
1200 , 1236. 

(Restauration  de),  971,  io36, 

1070,  1071,  1080. 

(Séchage  de),  947. 

(Transport  de),  544,  590,  945, 

io48 , 1057. 

apportés  do  Saint-Germain  à Ver- 
sailles, 1166. 

d’arabesques  pour  être  exécutés  en 

tapisserie,  47,  1080. 


Sürville  (Le  marquis  de),  colonel  du 
régiment  du  Roi , 520 , 644 , 656 , 669. 


T 

Tableaux  du  bosquet  du  Marais  à Ver- 
sailles, 447. 

des  chapelles  de  l’église  des  Inva- 
lides, 1176. 

de  chasse,  io35. 

de  fleurs  et  de  fruits,  85o,  962, 

io38. 

dessus  de  portes,  478  , 65 1, 

733. 

de  la  galerie  du  Luxembourg , 961 , 

962 , 1070,  1078. 

de  Marly,  166,  3n,  363,  385, 

477,  478,  617,  618, 65i,  733, 882, 
n83,  1212. 

de  la  galerie  de  Meudon , 28 , 1 1 5, 

116,  117,  166,  3i  1,  336,  363,  477, 
544,  675,  676,  696,  732,  791, 
io35,  io36,  1120. 

de  la  galerie  de  Trianon , 28  , 5g  , 

60, 61,  66, 96,  1 4 1 , 160,  166, 2o3, 
210,  291,  3n,  35i,  363,  690,  617, 
85o , 85i,  1071. 

de  l’hôtel  de  Gramont,  69. 

de  paysages , 708 , 85o,  io35. 

de  perspectives,  2 4i. 

du  Roi  (Agrandissement  des  ca- 
binets des) , 1194. 

do  Rubens  do  la  galerie  du  Luxem- 
bourg, 962  , 1070. 

de  la  Surintendance  à Versailles, 

947,  io48,  io54,  io5g. 

exécutés  en  tapisserie  aux  Go- 

belins , 47,  478  , 617,  618  , 733  , 827, 
85o,  962,  971,  1071,  1078,  1080, 
n83,  1191. 

exposés  au  Louvre  par  l’Aca- 
démie de  peinture,  478,  1189. 

ovales  pour  Trianon  , 617. 

pour  faire  des  portières  de  tapis- 
serie, 478,  617,  733,  827,  85i. 
Tables  angulaires  do  marbre,  48 1,  620, 
65o. 

dorées,  946. 

du  caveau  de  la  chapelle  de  la 

Reine,  au  Val-de-Grâce , 16. 

de  marbre,  i56,  160,  191,  420, 

583,  619,  735,  767,  883,  995, 997, 

1 io4 , 1 1 84 . 


Sürville  (M.  et  Mmc  de),  héritiers  du 
duc  d’Humières,  3oi,  438. 


Tables  de  marbre  serancolin  et  blanc 
veiné,  620. 

de  marqueterie,  735. 

de  pierre,  48 1. 

pliantes  de  bois  de  noyer,  1098. 

Tablettes  de  marbre,  48,  167,  677. 

de  pierre  dure,  658. 

Tabourets  en  tapisserie  de  la  Savonnerie, 
1,  5,  8,  12,  58,  61,  63,  66,  i43, 
147,  2o5  , 208. 

Taboureox,  artificier,  194,  342. 

Taffetas  cramoisi  (Fourniture  de) , 1059. 
Taille  (Tapissier  des  Gobelins  ayant  subi 
l’opération  de  la),  420. 

de  marbre  (Ouvrages  de),  1101, 

11 42 , 1167. 

Tailleurs  de  pierres  de  l’église  des  In- 
valides ( Gratification  pour  le  May  aux) , 
55g,  687. 

de  pierres  tués  ou  blessés  aux  tra- 
vaux de  l’église  des  Invalides,  56o. 
Taillis  (Coupe  de) , 398. 

Taillv,  commis  de  la  poste  de  Compiègne, 
128 , 277, 4 i 8 , 569. 

inspecteur  des  Bâtiments  à Com- 
piègne, 688 , 802  , 917,  1025 , 1129, 
1 i3o. 

Tainteiilin  ou  Tintebun  , jard. , O89,  91 3. 
Tambours  de  charme,  1002. 

de  chêne,  77b,  776,  778. 

de  plomb,  507. 

Tampons  de  bois,  io3,  662,  777,  890, 
1109, 1218. 

de  cuivre,  94. 

Tanevot  père , dessinateur,  inspecteur  des 
Bâtiments,  37,  178,  4i8,558,  56i, 
800, 915,  1024,  1129,  1239. 

fils,  inspecteur  des  ouvriers  du 

jardin  de  Versailles,  122,  127,272, 
417,  554,  682,  796,  909,  1020, 
1126,  1233. 

élève  arpenteur,  91 5. 

Tapis  (Fourniture  de),  622. 

de  la  Savonnerie,  1 43 , 2o4. 

Tapisserie  (Dessins  à l’huile  pour) , 1 1 83. 

(Portières  de),  478,  486,  617, 

6q4  , 733 , 738 , 739,  827,  85o,  856 , 
962 , 1078 , 1080. 


Tapisserie  (Tableaux  pour  faire  eu),  47, 
478,  617,  618 , 733,  827,  85o,  85i, 
962,  971,  1071,  1078,  1080,  n83, 
H91- 

pour  la  Chancellerie,  618,  623, 

733,  738,  969. 

des  Grotesques  de  Raphaël,  962, 

969- 

delà  Tenture  indienne,  623,  738, 

856. 969,  1071,  1078,  1189. 

Tapisseries  de  basse  lisse,  53,  196,  343, 

486 , 623 , 624 , 738 , 969,  970,  1078, 
1079,  1080,  1189,  1190,  1191. 

de  haute  lisse,  i44,  206,  289, 

342  , 343 , 35o , 485 , 486 , 623 , 625, 

738. 856. 969,  1078,  1189. 

de  la  Galerie  de  Saint-Cloud , 623, 

738  , 856 , 969 , 1078. 

des  Gobelins  (Artistes  et  ouvriers 

employés  à couvrir  les  nudités  des  ) , 
623,  624,  626,  733,738,  85o,  85 1 , 
97°- 

tendues  pour  la  Fête-Dieu,  5i, 

82,  192,  226,  371,  484,  602 , 638, 

754,  855,  872,  967,  g83,  1090, 
1203. 

Tarade  (Jacques) , entrepreneur  de  char- 
pente , 3 , 60. 

Tardieu  (Claude),  tailleur  de  pierres, 
657. 

gr. , 623 , 856. 

Targettes,  262. 

étamées,  3 18. 

Tarières  (Fourniture  de),  io5,  890. 

Tarlay  ou  Torlet  (Claude),  marbrier, 
44g,  48 1 , 5i8 , 546,  58o,  583,  584, 
592 , 620 , 677,  696 , 710,  728 , 786 , 
767,  783,  820,  822,  829,  846,  853, 
883,  898,  906,  917,  926,  939,  956, 
966, 995,  ioi5,  io32,  io35,  io42, 
io4g,  1075,  îioi,  iio5,in4,  1137, 
ii4o,n48,  n5o,  n58,  1177,  1186, 
1213,  12l5,  1223,  1248,  1250. 

Tarnot  (Jean),men.,  n5,  260,  4o5, 
543,  673,  790,  903,  926,  ioi3, 
io36 , 1 119,  1 1 3g,  1229. 

Tartaise  (Jacques),  carrier,  532. 

Tasse  d’or,  garnie  d’écaille  de  tortue, 
33g. 

Tassin  (Etienne),  men. , 537,  1010, 
1117, 1226. 

Taupes  prises  dans  les  jardins  royaux, 
3o,  98,  118,  168,  244,  263,  3 1 3 , 
388  , 4o8 , 452 , 521,  547,  5g4 , 655 , 
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678,  712  , 770,  793,  83 1 , 886,  907, 
g4o,  996,  1016,  io5i,  no5,  1121, 
ll6o,  12l5 , 1232. 

Taupin  (Jean),  fondeur,  1073,  1186, 
1211. 

(Pierre),  sc. , 8,  63,  3 1 1 , 319, 

33o,  33i,  448, 45g,  472,  479,  5i6, 
545,  546,  584,  5gi,  601,  612,  618, 
65i,  677,  696,  709,  734,  767,  783, 
792 , 794 , 828  , 852 , 882 , 897,  9 38 , 
g64,  gg4, ioi5,  io35,  io48, 1073, 
n3g , 1157,  1176,  i25o. 

Tavernier  (Louis) , ser. , 34,  173,  317, 
438, 457,  588, 599,716,836,1036, 
io46,  io56,  1098,  n55,  n65. 

Taxe  des  pauvres,  5i,  191,  34o  , 483, 
621,  622,  737,  855, 967,  1075, 1076, 
1188. 

Teinture  aux  Gobelins  d’étoffes  pour 
Mmo  de  Maintenon,  623. 

en  soie  et  en  laine , 54 , 485 , 486 , 

577,  624 , 857,  1190. 

Tellier,  lapidaire  aux  Gobelins,  628. 

Tempête  du  2 février  1701,  713,  715, 
716 , 717,  726 , 761. 

du  1 5 février  1702,  844. 

Temps  qui  découvre  la  Vérité  (Le),  groupe 
de  marbre,  621. 

qui  élève  la  Vertu  et  les  Arts  (Le), 

groupe  de  marbre  ,853. 

Tenailles  (Fourniture  de),  627. 

Tente  de  toile,  97,  243,  452. 

Tenture  indienne  ( La  ) , suite  de  tapis- 
series, 623,  788,  856,  969,  1071, 
1078 , 118g. 

Térébenthine  (Fourniture  de),  1092. 

Termes , stat. , 1 1,  20 , 48  , 49,  65 , 190, 
479,  5g2 , 593,  618, 963, 964,1184. 

Terrain  gelé  (Défonçage  de),  374. 

occupé  par  le  magasin  des  marbres 

à la  porte  de  la  Conférence, 

Terrasses  et  jardinages , 1 0 , 1 4 , 23 , 32  , 
43,  64,  82,  83,  87-90,  102,  112, 
n3,  n4,  161,  171,  183,226,227, 
229-234,  245,  247,  252,  257,  258, 
3o6,  3i5  , 3i  6 , 36i,  363,  874,  375, 
376,  377,  378,  379,  38 1 , 389,  391, 
395 , 4oo,  4o2  , 4o3 , 43g  , 442  , 454 , 
455,  474,  4g8 , 5o3,  5o6,  507,  5o8, 
5og,  5io,  5 1 1 , 524  , 526,  532,  53g— 
54i,  585,  597,  6i4,  635,  639,  64o, 
642  , 643 , 644 , 645 , 646 , 657,  659, 
660,  665 ,671,  672 , 703 , 714 , 715 , 
721,  729,  730,  756,  760-762,  773, 
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774 , 780,  785 , 787,  788  , 823  , 833 , 
834 , 847, 873 , 876 , 877,  888 , 8g3 , 
8g4 , 900,  902  , go3 , 934 , g43  , 967, 
972,  g84,  g85,  987,  1000,  ioo5, 
io36 , io44 , io53 , io54 , io84 , 1091, 
iog4,  iog5,  1096,  1107,1108,1112, 
1118,  1119,1152,  1 1 63 , 1204, 1205, 
1207,  1208,  1217,  1221, 1227,1228. 

Terrasson  (Le  sieur),  agent  de  banque, 
48g. 

Terre  (Enlèvement  de  mauvaise),  83, 
88,  89,  23i,  234,  36i,  378,  379, 
53 1 , 63g,  988 , 1227. 

( Rapport  de  bonne ) , 1 2 , 1 3 , 23  , 

66,83,88,89,161,  2o5,23i,233, 
258,  259,  289,  307,  35o,  36i,  372, 
376 , 378 , 379,  4o3  , 4o4  , 5o3 , 5o6 , 
5o8  , 5io,  54o , 5g5 , 633 , 63g,  704 , 
713,  756,  757,  788,  82.3,  878,  987, 
988,  989, 1119. 

cuite  (Carreaux  de),  36,  978, 

1 000. 

d’égout,  75 , 219,  223 , 365,  498 , 

636,  688,  752,  870,  981,  1088, 
1201,  1227. 

franche , 76  , 223  , 626  , 65g,  664  , 

888,  1000,  1118. 

neuve,  54 1,  688. 

préparée  pour  modeler,  5 19. 

Terreau  (Fourniture  et  transport  de), 
76,  76,  77,  80,  89,  162,  220,  221, 
232  , 235  , 259,  378  , 379,  402  , 419, 
5oo,  5o8 , 585 , 6o5 , 626 , 643 , 644 , 
7O2,  7G8,  871,  878,  g34,  989,  990, 
1096,  n53,  1208. 

consommé,  644,  763. 

de  couche , 54i , 903  , 1 1 1 8. 

de  mouton  , io44. 

Terres  (Affaissement  de),  659. 

(Aplanissement  ou  regallement 

des),  258,  321,  379,  442,  659,  660, 
672,  760,  761,  876,  1091,  iog4, 
iog5,  1119,  n63,  1207. 

(Déblayement  de) , 664. 

(Défoncement  de) , 1012. 

(Relèvement  de),  855. 

(Rempiétement  de),  100,  101, 

102,  247,  248,  390,  393, 421, 527, 
529,  658,  773, 774,  888,  890,  1109, 
1217. 

acquises  par  le  Roi.  i4o,  202, 287, 

349,  432 , 492 , 572  , 63i,  687,  698 , 
720,  7.37,  745,  812,  8i3,  8 1 5 , 855, 
863 , 927,  928 , 932  , 953 , 967,  976, 
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ioo4 , 1037, io38 , io64 , 1075,  io85, 
1 i43 , 1 i44 , 1 i46 , 1188 , 1197, 1 199, 
1200. 

Terres  affermées,  22,  160,  702,  ioo4. 

comprises  dans  le  cours  de  Vin- 

cennes,  699 , 745. 

comprises  dans  i’enceinte  du 

Luxembourg,  483. 

comprises  dans  ie  parc  de  Marly, 

4g4 , 748 , 749. 

comprises  dans  ie  parc  de  Meudon, 

433, 4g3. 

comprises  dans  ie  parc  de  Ver- 

saiiies,  i4o,  288,  290,  293,  294, 
354 , 434 , 749,  8i4,  8 1 5 , 868,  978, 
n44,  1199. 

comprises  dans  ie  parc  de  Vin- 

cennes,  36o. 

cuites  du  Cabinet  du  Roi,  5i. 

de  cimetière  (Transport  de),. 

878. 

données  en  échange  aux  habitants 

de  Luciennes,  663. 

encloses  dans  i’enceinte  du  palais 

de  Luxembourg,  347,  854. 

ensemencées,  22, 534,  667,  720, 

784,  IOO9,  lll6,  1224. 

glaises  (Éboulement  de),  877. 

glaises  (Transport  et  enlèvement 

de) , 988 , 1000,  1096. 

labourables  plantées  en  bois,i4o, 

i54 , 202 , 2o3 , 212  , 288 , 34g , 433, 
493, 672,  63o,  697,  745, 811, 862, 
9-27,976,1038,  io85,ii4a,  n44, 
ngô. 

labourables  plantées  en  pépinière , 

629,  743 , 754. 

labourables  occupées  par  des 

plants,  i4i. 

labourées  dans  les  étangs  du  Roi , 

73. 

occupées  par  l’avenue  deVillepreux, 

816. 

occupées  par  les  avenues  et  routes 

du  parc  de  Marly,  748,  978. 

occupées  par  les  avenues  de  Saint- 

Germain  et  la  garenne  duVéziuet,7oo, 

. 747<  749>  816, 978. 

occupées  par  l’étang  du  Mesnil 

Saint-Denis , 434. 

occupées  par  les  étangs  du  petit 

Port-Royal  et  du  Perray,  435 , 495. 

occupées  par  les  étangs  de  Saclay, 

1 1 46 , 1200. 


Terres  prises  pour  l’étang  de  Trappes, 
5 , 60 , 209,  212. 

occupées  par  l’étang  de  Villacou- 

play,  67. 

occupées  par  les  pépinières  de  Ver- 
sailles, 860, 973,  1089. 

occupées  par  les  rigoles  et  fossés 

de  Corbevilie,  11 46,  1200. 

occupées  par  les  travaux,  i3,  58, 

66,  i42,  i43,  i44,  i45,  i48,  149, 
1Ô2,  l54,  203,  2o4,  206,  208, 212, 
295 , 3oo , 322 , 35 1 , 356 , 36o , 434 , 
436 , 46i,  4g4 , 496 , 574 , 6o3 , 633 , 
8i5,  910,  io64,  n46,  1173,  1200. 
occupées  par  les  travaux  de  l’a- 
queduc de  la  rivière  d’Eure,  854. 

occupées  par  les  troupes,  1 43 , 

2o5,  290,  435,  4g5,  574,  633, 634, 
644 , 645  , 656,  65g  , 685 , 760 ,761, 
812,  86.3,928,929,976,979,114/1, 
1198. 

plantées  en  osier,  701,  818,  930, 

io4i,  1147. 

prises  pour  les  travaux  de  l’aqueduc 

de  Maintenon,  633,  748. 

Terrier  du  marquisat  de  Maintenon, 
io64. 

Terrines  (Fourniture  de),  972. 

à suif,  25i,  53o , 664 , 892 , ioo4, 

no3,  1110,  1219. 

Tesnier  (Joseph),  couv.,  1010,  1117, 
1226. 

(Valentin),  couv. , 110,  256,  4oo, 

537. 

Tessier  (Louis),  compagnon  fontainier, 
4 1 , 181,  325,  464,  606,  723,  842. 

charp.,456,  io54,  io55. 

Tête  de  femme,  sculptée  sur  lambris, 
3ti. 

Tètes  de  marbre,  i4o,  202. 

de  pierre  sculptées , 652. 

de  Vents  en  plâtre,  233. 

de  Vents  en  plomb,  188,  189, 

190,  964 , 965. 

Texier  , marchand  de  cuivre , 4 , 60. 
Thaunier,  charp. , 527. 

Thébaïde  (Chèvres  de  la),  pour  la  Ména- 
gerie, 297,  357,  573; 817, 867,1144, 

1 i45 , 1197, 1199. 

(Moutons  de  la) , 1 144 , 1 197. 

Théleville  (Village  de) , 633. 

The'odon  , sc. , 143,204,1176. 

Therier,  jard. , 730. 

Thermomètres  (Réparation  de),  129. 


Thévenet  ( Jean  ) , chirurgien  a Luciennes , 
53o. 

Thévenot  (Catherine),  veuve  de  François 
Delaplace,  867. 

(Marie),  veuve  de  Michel  Bailbien, 

867. 

(Pierre),  entrepreneur  de  maçon- 
nerie, 1 3 , 67,  137,  284,  429,  44i, 
568,  583,  6g4,  703,  754,  867;  ses 
héritiers,  809,  817,  867. 

Thévehy  (Claude),  jard. , 957. 

Thibault,  sc. , 1177. 

Thierache,  274. 

Thierry  (Alexandx-e),  facteur  d’orgues, 
i5o, 210. 

(François),  jard.,  657,  772,  887, 

999,  1106, 1217. 

(Jean),  sc.,  517,  65 1 , 767,  882, 

964,  965,  994,  1073,  1074,  1101, 
1213. 

(Jean) , ter. , 658 , 65g , 768 , 774  , 

988 , 1096 , 1108 , 1217. 

(Nicolas),  concierge  du  chenil  ou 

de  la  ménagerie  de  Fontainebleau, 
70,  i32,  2i5,  282,  427,  494,  567, 
63-2  , 6g3 , 746 , 806 , 865 ,921,  977, 
io3o,  1086,  n35,  1198,  iq46. 

( Pierre  ) , garçon  du  garde-meuble 

de  .Vincennes,  282,  422,  564,  689, 
8o5,  918,  1027,  n34,  1243. 

(Pierre),  667,  772,  887,  1217. 

doreur,  5 16. 

maç. , 454,  5g6. 

Thomain  (Simon),  men. , 744. 

Thomas  (Joseph),  marchand  de  hois, 
661 , 706 , 775. 

(Nicolas),  compagnon  fontainier, 

4 1 , 181,  324,  464,  606,  723,  84a, 
950 , 1062 , 1170. 

(Pierre),  compagnon  fontainier, 

607,  723,  84-2,  960,  1062;  ses  héri- 
tiers, 1170. 

(Pierre),  jard.,  75,  i3o,  278, 

422 , 564. 

machiniste , 787. 

Thomin  ( Jean) , jard. , 756. 

Thuili.au  ou  Thüiaux  ( Jean) , jard. , 245 , 
381,647,  1201,  1208. 

Thuilleaux  (Pierre),  maç.,  999. 

Thuillier  (Claude),  portier  du  parc  de 
Saint-Germain,  i34,  279,  285,  43o, 
56g,  695,  922,  924,  io33;  n38, 
124g. 

(Marcier),  carrier,  1107. 


Thuillier  (Pierre),  charp. , G86. 

Thuret  (Jacques),  horloger,  i35,  271, 
43o,  569,  695,  810,  9 a4  , io3a, 
1 137, îaig. 

( Jacques  ),  garde  de  Gaillon,  119, 

262  , 264,  4o3,  4o8 , 54i,  548  , 671, 
679,  788,  793,  906,  1016,  1121, 
123l. 

Thury  ( Denis) , p. , 5 1 6 , 65 1 , 766 ,882, 
993 , 1100,  1212. 

Thuyau,  jard. , iog4. 

Tiercelin  (Nicolas),  p.  ,794,  go5,  926, 
ioi4 , io34 ,1120,  i23o,  n4o,  i25o. 

Tiger  (François),  charron,  1222. 

(Mathurin),  charron,  108,  254, 

396, 533,  666, 894, 1112. 

Tigre  (Chat  tigre  eDgendré  d’un),  817, 
866,  867,  n43,  1197. 

Tilleul  (Bottes  de  pelure  de  ),  652,768  , 
884,  998. 

(Ecorce  de),  884. 

Tillier  (Barthélemy),  ter.,  5a5. 

Tinemberg  (David),  portier  du  jardin  du 
Luxembourg,  1 34 , 279,  4a5,  56 1, 
690,  8o3, 919,  1027,  ii32,  1243. 

(Jean),  portier  du  jardin  du 

Luxembourg,  i34,  279,  425,  56 1 , 
690,  8o4  , 919,  1027,  1 i3a  , 1243. 

Tiret  (François),  épinglier,  64o. 

Tissart  (Pierre),  payeur  des  rentes  de 
l’Hôtel  de  Ville  ; 16,  21. 

ter. , 760. 

Tisserand  (La  veuve),  vitr. , 108,  1 33 , 
253  , 280  , 292 , 352  , 397,  4a4  , 534  , 
565,  666,  691,  782,  806,  896,  920, 
1006, 1029,  in3, 1 133 , 1222,  ia44. 

Tissier  (Jacques),  charp.,  71 5,  835, 
943 , n64. 

(Louis),  compagnon  fontainier, 

g5o , 1062 , 1170. 

Titreville  (Jean),  1er.,  64a,  756. 

Toile  blanche  pour  aubes  et  nappes 
d’autel,  a5 1. 

(Panneaux  de),  g3. 

pour  faire  des  bannes,  998. 

Toiles  (Fournitures  de),  97,  176,  3 1 3 , 
45a  , 46o,  607,  5i6 , 520,602,712, 
719,  757, 839,  884,947, 1059,1071, 
1076,  1122,  1167,  1189. 

cirées,  3o,  3 1 3. 

de  chasse,  53g,  678. 

imprimées.  99 3. 

pour  coller  des  cartes,  37,  178, 

322,  46i,  719,  839,  953,  1173. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Toiles  tendues  dans  l’église  des  Invalides 
pour  les  dessins  grandeur  naturelle 
des  Evangélistes,  3ag. 

Toireau  (Antoine) , garde  des  avenues 
du  palais  des  Tuileries,  692,  8o3, 
918,  n3i,  ia45. 

Toisés  de  marbres,  159,  4i3,  1026, 

d’ouvrages , 5 1,  5a , 73 , 167, 191, 

ao5 , 269,  355 , 4 12  , 45a , 46o , 483 , 
484,  5ai,  539,  54g,  553,  5g4, 6o3 , 
610,  621,  622,  683,  684,  796, 84o, 
908,  910,  914,  gi5,  917,  1020, 
1026,  n3i,  ia33,  1235,  ia42. 

Tôle  ( Machines  fumivores  de  ) , 161, 3o6 , 
44 1 , 585,  g33,  io43,  ii52. 

(Râteaux  ferrés  de),  992. 

(Tuyaux  de)  pour  poêles,  588. 

Tombereaux  (Fourniture  et  réparation 
de), 5oi,  1075,  1076,  1188. 

Tonnerre  (Pierre  de),  1161,  1160,  124 1. 

Tonture  d’arbres,  86,  246,  348,  377, 
56a , 762. 

Torchères,  827. 

Toreau  (Guillaume),  employé  aux  tra- 
vaux de  la  rivière  d’Eure , 679. 

Touchard  (Vincent),  jard.,  118,  269, 
a64 , 4o3 , 4o8 , 54o , 548 ,671,  678  , 
793,  906,  1016,  1121,  1228,  ia3i. 

Toue  de  sapin  , 577. 

Toulon  (Jardin  de  fleurs  à),  57,  79,  201, 
438 , 492  , 58a , 63o , 702 , 744,820, 
862,  g3a,  934,  972,  io4i,  io84. 

(Notaire  royal  à) , 438 , 582 , 702 , 

820 , io4i. 

Toulet  (Jacques) , concierge  de  la  Surin- 
tendance des  financesàFontainebleau, 
i3a,  ai5,  281,  4a6,  4g4 , 565 , 63a , 
691,  746 , 806 , 865 , 920 , 977, 1029, 
1086,  n34,  1198,  1245. 

Tocloupe  (Nicolas),  ter.,  g84. 

Toulouse  (Le  comte  de),  378. 

Toulouzin  (Pierre  Dejan,  dit),  men. , 
25,  i64,  3og,  444,  587,  705,  8a4, 
g36 , io46  , 1 154. 

Tour  au  Besgue  (Terre  de  la),  748, 
8i5. 

Tournage  de  colonnes  de  chêne,  998. 

Touroile  ou  Turola,  garde  des  meubles 
du  Roi , i3a. 

Trahison  (Bois  de  la),  à Chatou,  816. 

Traîneaux  pour  transport  d’ormes,  222, 
233 , a38 , a44. 

pour  transport  de  statue,  5o,  334, 

854,  994. 
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Tranches  Je  marbre,  17,  18,  20,  22, 
5i,  i55,  i56,  157,  i58,  1 5g , 160, 
3oi,  3oa , 3o5,  48i,  576,  577, 578, 
579,  58o,  58 1 , 58a,  583,  584,  618, 
620,  728,  736,  819,  820,  821,  846, 
85a,  g3 1 , g56,  g63,  964,960,  966, 
io4o, 1073 , 1074, 1075, 1 1 46 , 1 147, 
n48,  n4g,  n5o,  1186. 

Trappes  (Agrandissement  de  l’étang  de) , 
149,  1 54 , 209, 212. 

(Aqueducs  et  rigoles  de),  7,  3a, 

33 , 38 , 62 , i45 , 1 4 9 , 1 5 4 ,179,  206 , 
ai3,  266,  270,  327,  453,  455,  596, 
6o5,  702,  714,  721,  749,  8 1 5 , 820  , 
833 , 84o , g48  , io54. 

(Buissons  de),  33. 

(Chaussée  de  l’étang  de),  3 16. 

(Débordement  de  l’étang  de) , 2 13 , 

3 1 6. 

(Département  de),  720,721,  820, 

947,  1060,  1166,  1168. 

(Digues  aux  environs  de),  943. 

(Etang  de),  5,  22,  3 1 , 32,  60, 

i45,  1 4 9 , i54,  206,  209,  ata,  3i5, 
3i6 , 456 , 457,  46o,  597,  5g8  , 600 , 
601,  6o4,  713,  714,  716,  749,  8i5  , 
833,  g42,  io53,  1162,  n63. 

maison  occupée  par  le  sieur  Pa- 

RISOT,  322  , 346 , 629,  742 , 860  , 973, 
1082 , 1193. 

maisons  louées  pour  les  travaux, 

200 , 346. 

marnières,  697. 

(Paroisse  do),  i4g. 

pauvres  de  la  paroisse,  73. 

pavillons  des  gardes,  266,  3i5, 

3aa , 4i6 , 607,  5gg,  685 , 718 , 799, 
912,  943,  1022,  1128,  1166,  1237. 

(Plaine  de) , 46o,  46a , 6o5 , 721. 

pont  sur  la  grande  rigole  (Con- 
struction de  ) , 714,  715. 

(Travaux  de),  4i5,  55o,  7i3, 

714. 

Traulet,  fondeur,  338. 

Travaux  (Arpentage  des  bois  et  héritages 
"occupés  parles),  178,915,  g53. 

(Indemnité  pour  occupation  d’hé- 
ritages par  les),  1,  10,  i3,  58,  64, 
66,  129,  i42,  i43,  i44,  i45,  i48, 
l49,  1Ô2,  l54,  203,  ao4,  ao5,  208, 
209,  212,  296,  3oo,  322,  356,  434, 
436, 46i,  4g4,  496,  63i,  633, 634, 
748, 749,  8i3,  863,  n46. 

(Vérification  de),  52 1. 
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Travaux  faits  par  des  marbriers  en  so- 
ciété , 829. 

précipités  (Indemnité  pour  perte 

causée  par  des),  216,  82k,  917, 
1 1 53. 

Tréaü,  voit.,  366,  942. 

Trécheux  ( Étienne) , concierge  de  la  Sur- 
intendance  de  Saint- Germain , i3i, 
280, 424,  564,641,769,  876,986, 
1093 , 1206. 

Treillage  garni  d’épines  (Gros),  1091. 

Treillages,  3,  8,  24,  26,  69,  63,  78, 
86,  162,  i63,  i65,  207,  227,  229, 
232,  2 45,  246,  3o6,'  307,  3i6,  374, 
38i,  38g,  442  , 454 , 455  , 507,  519, 
532,  585,  594,  636,  645,  647,  665, 
687,  706,  714,  730,  750,  761,  756, 
762  , 768 , 769,  788  , 834  , 878 , 879, 
902,  934,  g4o,  942,  989,  990, 1009, 
1012 , io44 , io52  , io53, io54 , 1091, 
1096,  1102,  1106,  1112,  n53,  n54, 
n63,  n64,  1202,  i2i5,  1217, 

1 224. 

Treillis  de  fil  de  fer,  5i,  52, 97, 119, 177, 
3i3 , 372 , 387,  3g8 , 46o,  462 , 5g4, 
64o,  719,  g4o,  998,  1016,  no3, 
1122,  1168. 

de  fil  de  laiton,  119,  168,  3 13, 

594. 

pour  tente  (Fourniture  de),  3i3, 

462. 

Trémooille  (L’abbé  de  la),  69. 

Trépanation  d’un  ouvrier,  i24o. 

Tnéi’Aius  (Léger),  employé  aux  travaux 
de  la  rivière  d’Eure,  265. 

Trépieds  de  fer,  992. 

Tréteaux  ,81,  i85,  225,  333  , 5 12. 

Trevan  (Joseph),  mat.,  4i,  181,  277, 
326,  466, 608, 724,  843 , 917,  951, 
io63 , 1172. 

Trianon  : appartement  du  Roi  (Garde- 
robes  de  T) , 449 , 592. 

appartements,  168,  3o6,  3i2, 

448,  45o,  587,  591,  692,  800, 824, 
826,  827,  829,  916 , 936 , g38 , 1026, 
io48,  io5i,  1245. 

appartements  (Gravure  des  bas- 

reliefs  des) , 83 1. 

baraques  pour  couvrir  les  orangers 

et  les  fleurs,  24,  307. 

bassin  du  rond  d’eau,  161. 

bâtiment  (Nouveau),  823,  1161. 

berceaux,  452 , 685. 

cabinet  des  glaces,  3n. 


Trianon,  cabinet  ou  chambre  du  Roi, 

26,  589, 591, 619,  828,  1071. 

cascades , i3o,  169, 276,  3i3,  420, 

453 , 686 , 708  , 712 , 738 , 800,  826 , 
829 , 85o,  862  , 9 1 5 , 964 , 965 , 1023, 
1072 , 1129, 1239. 

charmille  (Plantation  de),  753. 

château,  2,  4,  5,  6,  8,  11,  12, 

1 3 , 18,  i64,  i65,  2o5,  210,  356, 
44i,  444 , 445 , 452  , 584 , 586 , 687, 
588,  589,  690,  591,  5g2,  5g3,  619, 
7o5,  706,  707,  709,  711,  734,  819, 
821,  825, 826,  827,  828, 829,  83o, 
832,  917,  g33,  935  , g36 , 937,  9.38, 
939,  941,  ioi4,  1024, 1026,  io43, 
io45,io46, 1047, io5o,  1129,  1 1 48 , 
ii54,n55,  n58,  1169,1186,  1209. 

corps  de  garde,  712. 

cours  du  château,  45o,  710,  g34. 

couvertures  de  cuivre,  27,  169. 

(Curé  de  Notre-Dame  de),  2g3 , 

2g4,  354. 

(Dépenses  de) , 59,  65 , 128 , i44 , 

i5i , 210,  296,  3og-3i4,  352,  353, 
44i-446,  449-453,  458,  584-5g5, 
618,  703-712,  821-832,  g33-g5o, 
io43-io52,  1162-1161. 

enlèvement  des  neiges,  169,  3i4. 

fontaine  (Nouvelle  petite),  1161. 

fontaines,  4o , 71,  180,  181,  2i3 , 

3i  1,  324,  325,  357,  446,  45o, 464, 
465,  5g4,  607,  711,  723,  842, 949, 
960 , 1062 , 1 156 , 1171. 

fosses  d’aisances,  45 1,  1160. 

fossés  du  jardin,  g34. 

glacières , 24 , 73  , 162  , 163 , 3o8, 

443 , 586 , 706 , 823 , 824 , 832  , io45, 
10Ô2  , 1161. 

grilles  dorées  du  palais,  458. 

groupe  d 'Apollon  et  Diane,  946. 

groupe  du  Laocoon,  48,  709,  737, 

963. 

groupes  de  plomb  de  la  cascade, 

862  , g64  , 965. 

jardin  ( Agrandissement  du) , 1062. 

nouveau  jardin,  23,  24,  26,  26, 

27,  3i,  76,  78,  79,  81,  220,  223, 
364,  445,  582,  585,  5g5,  703,  712. 

jardin  du  Roi  (Petit),  i65. 

jardin  du  Laocoon,  704. 

jardins,  12,  24,  39,  63,  66,  71, 

75 , 76 , 78 , 80 , 162 , 179,  216,218, 
219,  297,  309,  324,  358,  442,  452, 
463,  4g8,  56i,  585,  586,  587,  689, 


5g4,  6o5,  606,  634,  636,  688,  704, 
707,  709,  710,  722,  750,  751,  801, 
818,  822,  823,  824, 827,  832, 84 1 , 
869,  g34, g35,  938,  94 1 , g46,  g4g, 
io44 , io45, io48, io5o,  1060,  1061, 
1087, 1162,  1 1 53,  ii56,n58,  1160, 
1161,  1169,  1170,  1201,  1239. 
Trianon,  mail,  687,  703. 

marronniers  (Plantation  de),  162  , 

169,  218 , 223. 

orangerie,  25,  26,  i65,  166, 

309,  3 10,  445 , 453  , 585 , 588 , 822  , 
825 , 1025 , io48 , 1 156. 

ormes,  162,  219,  818. 

ouvriers  blessés , i24i,  1242. 

parterres,  853. 

pavillon  du  bout  de  la  salle  de  la 

cascade,  708,  709. 

pépinière,  26,  27,  39,  71,  169, 

179,  216,  219,  297,  307,  324,  358, 
463,  56i,  6o5,  606,  688,  io44, 
1 1 53. 

pépinière  (Conduites  de  la),  940. 

pièce  d’eau  du  bas  jardin , 704. 

plaine , 66. 

plants  d’arbres,  80,  5oo,  5g4 , 

638, 802. 

l’ampe,  224,  3n,  369. 

réservoir  ( Construction  d’un 

grand),  353,  355. 

(Réservoirs  de),  4o,  180,  292, 

294,  324,  464,  607,  724,  842, g5o, 
1062. 

salle  de  billard,  3n. 

salle  de  la  cascade,  708,  709. 

salon  frais,  25. 

sculptures  en  bois  pour  les  appar- 
tements, 3n,  3i2,  336,  691,  619, 
828 , io48 , 1157. 

sculptures  en  marbre  et  en  pierre, 

3n,  591,  692,  618,  708,  709,  828, 
g38  , 1157,  1 1 58. 

serre,  23. 

tableaux  pour  les  appartements  et 

la  galerie,  28,  5g,  60,  61,  66,  96, 
i4i,  i5o,  166,  2o3,  210,  291,  3n, 
35 1 , 363,  590,  617,  85o,  85i,  1071. 

(Tableaux  de  Coypel  reproduits  en 

tapisserie  pour),  47. 

tableaux  de  fleurs  et  de  fruits, 

962. 

tapisseries,  53,  196. 

transport  de  groupes  et  statues, 

967- 
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Trianon,  transport  de  charmille,  5oo. 

de  marronniers,  76. 

d’ormes,  980. 

vases  et  dragons  du  jardin,  827, 

832,  963. 

voyages  de  l’historiographe  des  Bâ- 
timents, 102/1. 

Trianon-sous-Bois , appartements  du  Boi, 
1157,  1 1 58. 

balustrade  de  la  plate  - forme , 

811. 

bâtiment  (Nouveau) , n5o,  n5i, 

ii52,  ii53,  ii54, 11 55, 11 56, 1157. 

jardin , 26. 

rampes  de  l’escalier,  3n. 

Tribouleau  (M.),  302. 

Tricadeau  (Antoine),  jard. , 77. 

Tricot  (Claude) , mac. , 137,  28/1,429, 
568;  sa  veuve,  6g4,  809,  923,  io32. 
Triglifes,  3 11. 

Trille  (La  veuve),  men. , 333. 

Tringles,  85,  n5,  827. 

de  fer  poli,  3oi. 

Trinquart  ou  Trinquet  (François),  vitr. , 
111,  257,  4oi,  538. 

Triomphe  d’ Hercule  (Le  ) , tapisserie , 206. 

de  Minerve  (Le),  tapisserie,  206. 

de  Neptune  (Le),  tableau,  1057. 

de  Vénus  (Le),  groupe,  4, 60. 

Tripier  (Jacques),  chirurgien  à Marly, 
521,  654,  686,  7/11,  771,  869,  886, 
974,  997,  1082,  no5,  n3o,  1194, 

12l5. 

Trippbt,  voit. , 76. 

Tristan  (Josse),  doreur,  708,  766,802, 
826,  85 1 , 882,  938,  99.3,  1066, 
1176,  1213. 

p. , 5i6 , 65 1. 

Tritons  de  la  nouvelle  cascade  de  Marly, 
882  , 964,  965,  1072. 

Tritons  portant  des  coquilles,  groupe  de 
plomb , 964  , 965. 

Triveau  (Plaine  de),  i3. 

Trochet,  carrier,  107. 

Troignon  ( Pierre  ) , marchand  , 1139. 
Trophées  de  bronze,  4/19  , 48o , 56o. 

de  bronze  doré,  5g  1,  8i4,  865, 

1074,  n85. 

de  sculpture  eu  pierre,  hqo,  qZh  , 

772 , 852 , 963,  968. 

Tross y (Carrières  de),  46 1. 

Trou-d' enfer  (Le) , 234. 

(Bois  derrière  l’étang  du),  2 36, 

376 , 377,  38o. 


Trou-d’enfer,  (Canal  de  l’étang  du), 
90 , 2/12 , 378 , 385 , 769 , 996,  1 io4. 

(Chemin  montant  au),  89. 

(Étang  du),  611,  644,  654,  748, 

778 , 1 io4. 

(Ferme  du),  769, 

(Grille  du),  643,  653, 760,  762. 

( Plaine  du) , 376 , 377,  5o8 , 645, 

652 , 760. 

(Puits  de  la  ferme  du),  85. 

(Troupeau  du),  i4o,  202,  288, 

349,  433, 4g3,  572, 63o,  697,  745, 
811,  862,  927,  976,  io38,  io85, 
ii42  , 1196. 

Troupes  pour  les  travaux  de  l’aqueduc 
de  Main  tenon  (Campements  de),  633, 
634. 

à Béchevet  ( Campements  de) , 435, 

4q5,  57/1,  633,  864. 

à Changé  (Campements  de),  634. 

( Création  de  jardins  potagers  pour 

fournir  des  légumes  aux  ) , 634. 

occupées  aux  travaux  de  la  pièce 

d’eau  de  Luciennes,  i43,  2o5,  4g5, 
633. 

occupées  aux  travaux  de  Marly, 

5og,  520,  523. 

Trou-Salé  (Aqueducs,  chaussées  et  étang 
de),  22,  67,  177,  3 1 5 , 317,  454, 
597,  6o5,  721,  7/19,  8i5,  84o,  948. 

logement  du  garde,  g44. 

Truites  pêchées  dans  l’Eure,  884. 

Trumel  (Antoine) , jard. , i46 , i55 , 207, 
2i4,  291,  298,  35i,  359,  673,  674, 
63i,  632,  812, 863. 

Trumeaux  de  bronze  doré,  io35. 

Tubéreuses  (Oignons  de),  79,  219,366. 

Tuby  (Baptiste),  sc. , 48, 52  , 137,  i44, 
189,  195,  206, 284,  33o,  33i, 337, 
343 , 429,  471,  487,  568  ,-  611,  1072  ; 
ses  héritiers,  969. 

(Jean-Baptiste),  sc.,  fils  du  précé- 
dent, 611,  727,  853. 

Tuileau  (Fourniture  de),  888. 

Tuileries  (Château  des),  44, 46,47,  6°, 
186, 297,  335, 34i,  476,  616, 732, 
8/19,  io64,  1070^  1123,  1173,  1182, 
1188,  1 244. 

allée  de  marronniers  d’Inde , i3o, 

278,  425,  662,  692,  8o4,  1028, 
1 132 , 1244. 

allée  de  picéas,  1 3 1 , 278,  426, 

562 , 692 , 8o4  , 1244. 

allée  royale,  957. 


Tuileries,  allées  et  bosquets,  72 , 129, 1 34, 
216,  221,  281,  297,  358,  425,  499, 
566 , 692 , 730,  8o4 , 8o5 ,917, 1029, 
1132 , 1244. 

appartement  de  la  maréchale  de  la 

Mothe,  335 , 477. 

avenues  et  quinconces,  17,  76, 

77,  277,  33 1 , 365,  369,  427,  564, 
689,  692,  8o3 , 918,  982,  n3i, 
1245. 

bassin  octogone  du  jardin,  8o5, 

917, 1029, 1132. 

bassins  du  jardin,  43,  i83,  332, 

474,  6 1 4 , 729,  847,  958,  1067, 
1179- 

chambres  et  cours,  72,  217,  358, 

566,  692,  8o4,  919,  1027,  1244. 

conduites  de  décharge  des  bassins, 

43,  i83,  332,  474,  6 1 4 , 729,  8hq, 
g58, 1067,  1179. 

conduites  des  fontaines , 43,332, 

6i4. 

cour  et  pavillon  ,45. 

écuries  et  remises  dans  la  petite 

cour,  44,  45. 

fer  Achevai,  72,  129,  i3i,  1 34 , 

216,  278,  281,  358,  426,  662,  566, 
692,  8o4,  8o5,  917,  1029,  ii32, 
1244. 

glacières,  855,  968,  1077. 

horloge,  192,  34o,  482,  621, 

737,  854, 967, 1076,  1189. 

incendie  du  16  mars  1704,  1078. 

jardin  , 6i4  , 623  , 692  , 702  , 730, 

734,  735,  736,  737,  75o,  761,  763, 
847,  853,  917,  918,  957,  981,1026, 
1029,  1067,  1075, 1076,  1078,1179, 
1209,  1243. 

jardin  (Petit) , 72,74,  128 , 129  , 

216,  217,  281,  297,  358,  425, 475, 
566 , 692  , 8o4. 

jardin  à fleurs  (Petit),  72,  i34, 

216,  280,  297,  358, 425,  566,  692, 
8o4  ,918. 

logement  de  jardinier,  278,  662, 

692 , 918 , 1028. 

logement  du  marquis  de  la  Val- 

liere  y attenant,  333,  476,  966. 

magasin  des  vitres , 335. 

maison  des  cygnes,  46 , 186 , 335 , 

476,  616,  732,  960,  1070,  1182. 

maison  occupée  par  le  sieur  Le 

Nostre,  46,  186,  335,  477,  616, 
732. 
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Tuileries,  maison  de  la  rue  des  Orties, 
1070,  1 186. 

offices,  335. 

orangerie, 46 , 81,  i34,  1 35 , 186, 

923 , aa5 , 279,  335 , 422 , 477,  601, 
564 , 616 , 692 , 732,804, 918,1028, 
1070, ii32, 1182,  1244. 

— — palissades  en  jasmins  d’Espagne, 
72,  i34,  216,  280,  297,  358,  425, 
566,  692,  8o4,  8o5,  917,  1029, 

1 1 32. 

parterre  (Grand),  72,  i35,  216, 

566,  1132. 

parterres,  297,  358,  425,  692, 

730 , 8o4 , 1028. 

parterres  en  broderie,  566,  800, 

917,  1029,  n32 , 1243. 

parterres  en  gazon , 72,216,  566, 

8o5,  917,  1028,  1029,  ii32,  1243, 
1244. 

pavillon  du  côté  de  la  grande 

écurie,  43. 

(Place  des),  5i. 

plan  (Levé  de),  966. 

plants  d’arbres  des  avenues,  129, 

i34,  i35, 281,  358,  566, 692, 8o4, 
8o5,  917, 1029,  1 i32. 

porte  du  jardin  du  côté  du  manège, 


Ullot  (Jean),  taillandier,  marchand  de 
fil  de  fer,  758. 

Lfrsine  (Parc  d’),  à Chaville,  119,  263, 


Vaché  (Antoine),  ter. ,372. 

Vache  marine,  867. 

Vaches  (Dégâts  commis  par  les)  dans  le 
petit  parc  de  Versailles,  4o2. 

précautions  contre  leurs  dégâts  à 

Vincennes,  121,  ig3,  33g,  621,  736, 
854,  968,  1076,  1187. 

Vaillant  (Sébastien),  garçon  de  labora- 
toire, 971,  1192. 

garde-magasin  à Saint-Germain , 

124,  266,  4i4. 

V aires  (Le  marquis  de) , 748 , 8 1 5 , 866. 

Vaisselle  d’argent,  972. 

Val  (Chaussée  de  l’étang  du),  749,  81 5. 

(Etang  du),  749,  81 5. 


i3o,  278,  425,  562,  692,804,  919, 
1028 , 1 1 33 , 1243. 

Tuileries,  porte  du  jardin  du  côté  du 
Pont-Royal,  i3o,  278,  425,  562, 
8o4 , 919 , 1028 , 1 i32. 

porte  de  la  rue  Saint-Honoré  ou 

aux  fumiers,  i3o,  278,  425,  562, 
692 , 8o4 ,919,  1027,  1 i32  , 1243. 

portes,  187. 

salle  des  comédies,  72,  217,  297, 

358,  565,  692,  8o4 , 919,  1027, 
1244. 

terrasse,  8o5,  917,  1029,  n32. 

terrasses  du  côté  de'  l’eau,  8o5, 

917, 1029,  1 132. 

Tuiles  (Couvertures  de),  157,  249,  280, 
424,  528,  629,  542,  661,  776,  999, 
1 108. 

Tuilleaux  (Jean),  jard. . 878. 

Tulipes  (Oignons  de),  87,  90,  364, 
365. 

Tureau  (Michel),  ser.,  334;  sa  veuve, 
476. 

Turola,  garde-meuble  du  château  de 
Fontainebleau,  282,  427,  566,  692. 

Turpin  (Gilles),  34i,  483. 

marchand  de  laines,  54,  197;  sa 

veuve,  342. 

U 

265 , 409 ,547,  679,793, 906,1016, 

1 121,  123l. 

Ustensiles  divers,  169,  276,  44o,  521, 

V 

Val  (Moulin  du),  748 , 8 1 5 , 8 65. 

Val-de-Grâce,  caveau  de  la  chapelle  de 
la  Reine,  16,  43,  44,45,  47,  49,61. 

Valentin,  gr. , 3 1 3. 

Valentinaij  (Réservoir  de),  247,  525, 
667,  658  , 659 , 664. 

Valet  ( Nicolle  ) , femme  du  sieur  Abraham  , 
vigneron  à Chaville,  1037. 

Vallée  (Nicolas) , ter.,  i45,  206,  4oo. 

charp. , 25,  i63,  3o8,  443,  53g, 

1002. 

commis  du  trésorier  des  Bâtiments 

à Maintenon,  120,  121. 

Vallerand  ( Thomas) , ser. , 26 , 34 , 1 15 , 
i65,  173,  261,  291,  3oi,  3o2,  3o3, 


ROI. 

Tüyau  (Pierre),  voit.,  878. 

Tuyaux  d’aisances  (Dégorgement  de), 
168,  176,  320, 719. 

de  bois , 106. 

de  fer,  109,  n3,  n4,  1 48 , 208, 

244,  254,  269,  260,  291,  296,  36i, 
362,  387,  398,  4o4 , 535,  668,  672, 
775>  776 , 783 , 789,  898,  940,  988, 
1008 , 1 io4 , 1 106 , 1 1 15 , 1119,1159, 
1160, 1224 , 1229. 

de  fonte,  36,  4o,  71,  i46,  i54, 

i55,  176, 181,  207,  2i3,  297,  320, 
325 , 352 , 357, 358 , 362 , 45o,  465 , 
56o,  593 , 694 , 607,  711,  723 , 778 , 
8i3 , 8 1 4 , 83o,  842,  864,  865,  939, 
g4g,  io5o,  1062, 1159,  1171. 

de  grès  ,7,  36,62, 97,  io4 , io5 , 

109,  n4,  254,  269,  36 1 , 362,  38g, 
398,  4o4 , 4og,  524,  525,  535,  668, 
672,  759,  772,  783,  789,  872,  876, 
898,  987,  1000,  1008,  1090,1094, 
1 1 15 , 1119, 1224 , 1 229. 

de  plomb,  91,  98 , 23o,  232 , 233, 

236,  238  , 244  , 512,  529,  53g,  586, 
5g3,  988, 1090,  1109, 1110. 

de  tôle,  588. 

Tüyeaü  (Jean),  habitant  de  Luciennes, 
818. 


6o4,  720,  768,  777,  995,  ioo3, 
1092, 1 io3 , 1110, iao5 ,1215,1219, 
1220. 


3io,  3 1 8 , 352,  4o5 , 437,  445 , 457, 
543 , 588  , 599 , 638 , 674 , 6g5,  706 , 
716,  726,  731,  781,  810, 825,  836, 
848,  871,  896,  go4,  924,  925,  g36, 
944,  954,  959,  io33,  io34,  io46, 
io56 , io65 ,1120,1138,1139,1147, 
n55,  n65,  1176,  1229,  1249, 
1260. 

Vallet  ( Le  sr) , employé  à Meudon , 1252. 

Vallois,  voit.,  par  eau,  261. 

Valvin  (Port  de),  2,  5g,  76,  79,  5oi, 
754,  1201. 

Van  Clève  (Corneille),  sc.,  137,  189, 
190,  284,  3i2,  329,  337,  42g,  44o, 
469 , 568  , 610 , 6g4 , 709 , 727,  809, 
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852,  923,  905,  g64,  io32,  1072, 
n36,  1176,  n83,  1248. 

Vanderhdlst  (Antoine),  marchand  de 
Rouen,  io4,  200,  352,  355,*  393, 
661. 

Vanderhultz  (Abraham),  marchand  à 
Paris,  194. 

Van  der  Meülen,  p. , 1067,  n4o;  sa 
veuve , 192. 

Vanisendorem , marchand  de  fer,  249. 

Vannes  (Construction  et  réparation  de), 
456,  715,  721,  889, 1001. 

Vanncttes  d’osier,  981. 

Vanolles  (De),  trésorier  général  de  la 
marine , 201. 

Vanves  (Marronniers  transportés  de)  à 
Marly  et  Trianon,  223,  1168,  1202. 

Varenne,  greffier  de  l’Écritoire,  602. 

Varignon  (Jacques),  entrepreneur  de 
maçonnerie,  44i,6i3, 664, 695,779, 
809,  846, 893, 923, 925, 933,  g56, 
987,  ioo5,  1011,  io32,  io34, io43, 
1067, 1093,1112, 1118,1137, 11 3g, 
11 49,  n5i,  1162, 1174, 1179, 1206 , 
1221,  1227, 1249 , 1260. 

Varin  (François),  fils  de  Jean  Varin, 
n43,  1197- 

(Jean),  conducteur  des  Monnaies, 

i4i3 , 1197. 

(Nicolas),  jard.  à Fontainebleau, 

70,  i33,  2i5,  280,  424,  425,  4g4, 
565,  63i,  691,  746,  806,  864,  920, 
977,  1008,  1029,1086,1112,1133, 
II98,  1224  , 1245. 

(Pierre) , sc. , 48 , 189 , 33o , 338 , 

385 , 469 , 471,  472 , 48o , 517,  611, 
612,  65 1 , 728,  794, 964,  994. 

Varin  ou  Warin,  employé  à la  Chambre 
des  Comptes,  274,  4i2. 

Varisse  (Jean),  ramoneur,  3o,  36,  5o, 
95 , 137,  285 , 43o , 45g , 5o4 , 5ig , 
534,  549,  5g4,  602,  621,  654,  784, 
g4o,  g46,  g85,  996,  1009,1016, 
io5i,  io58 , 1077, 1092  ,iio3,mi, 
1137. 

(Pierre),  ramoneur,  168,  176, 

227,  242,  262,  3 1 4 , 319,  339,  386, 
397,  409,  45 1 , 56g,  6g5,  711,  719, 
758,  770, 809,  83 1 , 838,  854,  873, 
885,  907,  924,  io32,  1159,1167, 
i2o5,  1216,  1224,  1231, 124g. 

Varocqdier  (Pierre),  prop. , 4g  1,  629. 

Vase  (Extraction  de),  g34. 

Vases  (Bronzage  de) , g38. 

comptes  des  batiments.  — IV 


Vases  de  cuivre,  58g. 

de  faïence,  12,  66,  223. 

de  marbre,  7,  11,  20,  60,  62, 

63,  65,  167,  188,  189,  336,  337, 
34o,  448,  474,  479,  617,  5gi, 618, 
655, 709, 734,  767,  770, 829,  852, 
886,  g63,  964,  997,  1072,  1073, 
1074,  no4,  1160,  n84. 

de  pierre,  517,  652. 

de  pierre  de  Saint-Leu,  353. 

déplâtré,  767,  882. 

de  plomb , 7,  62 , 385 , g4i. 

Vassou,  fondeur,  1211. 

Vatel  ( François  ) , paveur,  650,766,881. 

Vaucheron  (Bois  joignant  la  ferme  du), 
89. 

(Ferme  et  fermier  du),  91,  237, 

3o8 , 382,  648. 

Vaucresson  (Etang de),  102. 

Vaudry,  charp. , 527. 

Vauhallan,  paroisse  de  Saint-Barthélemy, 
3oo , 36o. 

(Le  seigneur  de),  n45,  n46, 

1200. 

Vaux  d’Ecrouy  (Bois  des),  89. 

Vaux-le  - Vicomte  (Château  de),  953, 
998- 

(Marronniers  transportés  de)  à 

Trianon,  80. 

Vavasseur,  directeur  des  aides  de  Melun, 
16. 

Veillot,  arpenteur,  5i. 

Vélin  (Miniatures  sur),  47,  187,  335, 
477,  O17,  961,  n43,  1182,  1197. 

Vélisy  (Plaine  de) , 542. 

Vendôme  (Hôtel  de),  5i,  121,  191,340, 
483, 621, 737,  967,  1076. 

( Démolition  et  ouvrages  de  l’hôtel 

de),  334. 

(Magasins  de  l’hôtel  de),  i83, 

266,  3o4,  3o5,  4i4,  421,  555. 

(Place  royale  de  l'hôtel  de),  417, 

556, 833. 

(Statue  équestre  de  l’hôtel  de) , 48, 

49,  126,  129,  i83,  190,  ig3,  271, 
272,  276,  4i6, 556,  557,  576. 

Venise  (Glaces  de),  voy.  Doria;  Gondo- 
liers; Gratifications  aux  gondoliers  vé- 
nitiens; Massagoti;  Pancalonio.  168, 
45o , 477, 5g3,  71 1,  83o , 939. 

Vent  (Arbres  et  cépées  renversés  parle), 
5og , 702 , 763 , 762. 

(Dégâts  causés  par  le),  713,  716, 

716,  717,  772,  975. 
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Vent  ( Parquets  des  environs  de  Fontaine- 
bleau renversés  par  le),  3g6. 

(Bois  mort  abattu  par  les),  224, 

3o4, 36g, 5oo,  701,  702. 

Vénus  accroupie  ( La  ) , stat.  de  bronze , 
735. 

de  Richelieu,  ou  sortant  du  bain, 

stat.  d’après  l’antique,  10 , 64. 

Verdeneuil  (Jean),  ter.,  1207. 

(Pierre),  ter.,  714,  760,  834, 

886,  997,  1095,  no5,  1 1 52  , n63, 
1216 , 1240. 

Verdier  (François),  p. , 52 ,71, 195 , 217, 
343,36o, 487. 

Vergelé  (Pierre  de),  658. 

Vergeon  (La  veuve) , jard. , 364. 

Verges  de  vitres,  726. 

Verglas  (Fumier  mis  sur  les  chemins  à 
cause  du) , 23 1. 

Veriot,  sc. , io4g. 

Vernansar  (Guy-Louis),  p.,  447,  618, 
733,  782,827,897,962,1007,1036. 

Vernet,  ter. , 532. 

vidangeur,  667. 

Verneuil  (La  duchesse  de),  434,  4g4. 

(De), commis  du  sieur  Manessier 

21. 

Verneuil  (Château  de),  998. 

Vernier  (Jean),  jard.,  74,  219,  365, 
497,  634,761,  868 , 980, 1087, 1200. 

Vernis  (Ouvrages  de),  397,  4o6,  5i6, 
65i,  766,  ioi4 , io48  , 1100,  n4o , 
1176. 

à l’osprit  do  vin,  117,  262, 768, 

1261. 

Vernon,  367. 

Véron  (Robert),  ter.,  83,  226. 

Véroniques,  74. 

Verre  (Bouteilles  de),  397. 

(Cloches  de),  36,  54,  246, 019, 

52i,64o,7i3,  874,884,942,  g85. 

Verrier  (Louis),  jard.,  219. 

Verrières  (Buisson  de),  748. 

(Seigneurie  de) , 81 4. 

Verrous  à ressort,  262. 

Vers  au  pied  des  arbres  (Enlèvement 
des),  224. 

Versailles  (Château  de),  1,  2,  6,  7,  8 , 
11,12,  i4,  i5,  22,  25,  28,  3o, 
3 1 , 58,  59,  61,  62,  63,  66,  68, 
69,  70,  71,  72,  128,  129,  i44, 
i46 , 147,  i48, i53, 161, i63 , i64, 
i65 , 166, 167, 168 , 169 , 170 , 191, 
2o5 , 206 ,207,  209,213,214,216, 

93 
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399,293,296, 297,998,305,314, 
338,35i,  352,353,356,357,358, 
359 , 36o , 36i,  363 , 419 , 44i,443 , 
444 , 445 , 446 , 447, 448 , 44g , 45o, 
452 , 583 , 584 , 585 , 586 , 587, 588 , 
589 , 590 , 591, 592 , 593 , 694 , 595 , 
617,703,705,706, 707,708,709, 
710,711,712,725,802,803,  821, 
822,823, 824,825 , 827, 828 ,829 , 
83o,83i,832, 844,913,933,935, 
936,937,938,939,941,952,1024, 
io43,  io44,  io45,  io46,  1047, 

io48,  1049,  io5o,  io64,  1082, 

1129,  n5i,  ii52,  ii54,  ii55, 

1167,  n58,  n5g,  1160,  1161, 

1173,  1209. 

Versailles  (Château)  : 

Abreuvoir  des  écuries  des  gardes  du 
corps , 1161.' 

Aile  (Grande),  25 , 29 , 3io , 3i4 , 353, 
707,  1047,  ll52. 

— (Appartements  de  la  grande),  1 64, 
176. 

— (Vases  de  pierre  sur  la  balustrade 
au-dessus  de  l’entablement  de  la 
grande),  353. 

— droite,  3i4. 

— gauche,  3o4. 

— neuve,  i65 , 3o6 , 3i4 , 442. 

— neuve  (Avant-cour  de  1’),  454. 

— (Vieille),  45 1. 

Appartement  de  M.  Bontemps  , premier 
valet  de  chambre  du  Roi,  11 54. 

— du  Dauphin,  17,  28,29,60,164, 
45i. 

— neuf  du  duc  de  Bourgogne,  447, 
588, 590,  710, 827, 828. 

— • delà  duchesse  de  Bourgogne,  176  , 
590, 827. 

— du  Chancelier,  io48. 

— de  Mmc  de  Châtillon,  935, 937. 

— d’été,  5gi. 

— du  duc  de  la  Feuillade,  829. 

— de  M.  Gestard,  io48.  — Voy.  ci- 
après  : Bureau  de  M.  Gestart. 

— du  duc  de  Gramont,  829,  852. 

— du  duc  d’Harcourt,  937. 

— de  M.  de  la  Rocheguion  , 933 , 935 , 
936, 937. 

— deM.  de  Liancourt, 933,935,936, 
937- 

— de  M”1'  de  Maintenon,  27,  3o2 , 
3og , 3 1 1 . 


Appartement  de  la  comtesse  de  Mao- 
repas,  166. 

— du  maréchal  de  Noailles,  718. 

— du  marquis  d’O,  i64,  3 1 4. 

— de  M.  de  Pomponne,  1 64. 

deM""  DE  PoNTCHARTRAIN,  l56 , 1 64. 

— de  M.  le  Prince,  168. 

— de  M.  de  Torcï,  i64,  168,  5g4. 

— du  Roi,  29,  44 1 , 444,  709,  712, 
735,  738,  8o3,  822,  825,  826, 

827,  852,  914,  938,  946,  1057, 
1245. 

— du  Roi;  antichambre,  802,  829. 

Appartements  (Grands  et  petits),  3n, 

444,  447,  5go,  5g3,  595,  706, 
709,  818,  825,  827,  g36,  g46, 
1026 , io52 , 1 1 54. 

— et  galeries,  167,  168,  3o4,  446, 
448,  44g,  45o,  590,  692,  705, 
706,  708,  710,  800,  824,  826, 

828,  83o,  916,  g36,  g38,  io45, 
io46,  1047,  io48,  io5o,  1061, 
1 i5g , 1161. 

Avant-cour,  3,23,60,171,  307,  3i4 , 
442 , 685 , 1167. 

Bâtiment  nouveau  pour  les  cabinets 
des  tableaux,  io5g,  1161. 

— nouveau  de  la  rue  du  Vieux-Ver- 
sailles, 941,943  ,io52,io54, io55, 
io56,  1 1 6 1 , n64. 

Bâtiments  (Nouveaux)  de  la  cour  de 
Monseigneur,  444,  445,  446,447, 
448 , 449 , 826. 

— des  dehors  du  château,  1,  0,  8, 
9,  10,  3i,  3a,  33,  34,  35,  36, 
58,  59,  61,  62,  63,  65,  68, 
69,  71,  72,  128,  170,  171,  172, 
17.3,  174,  176,  205,  212,  213, 

2i4,  2i5,  274,  290,  291,  293, 

297,  3i5-32o,  35o,  352,  353, 

354,  357,  358,  359,  36o , 362, 

4ig , 443,  445,  453,  454,  455, 

456,  457,  458,  459,  596,  597, 

5g8,  5gg,  600,  601,  602,  6o3 , 

609,  708,  713,  715,  716,717, 

718,  719,  725,  832,  834,  835, 

836,  837,  838,  84o , 844,  g4i, 

g42,  g43,  944,  945,  g46,  947, 

952,  io43,  io45,  io52,  io53, 
io55,  io56,  1067,  io58,  io64, 
n55,  1161,  n64,  n65,  1166, 
1167,  1172. 

Bibliothèque  du  cabinet  de  M.  de 
Torcy,  594. 


Bibliothèque  des  registres  du  Roi  ,168. 

Bureau  de  M.  Gestart,  io46. 

Cabinet  des  bijoux  du  Dauphin,  8 5 1 . 

— et  entresol  de  M.  de  Barbezieux, 
i64. 

— delà  princesse  douairière  de  Conti, 
5o. 

— de  Mmc  de  Sayoïe,  28. 

— du  Roi,  187,  825. 

— de  M“*  la  Duchesse , 164,167,168. 

— ou  pavillon  de  la  Renommée,  48i, 
56o. 

— des  tableaux  du  Roi,  1067,  1166. 

Cartes  des  eaux,  46 1. 

Chambre  de  la  duchesse  de  Bourgogne, 
io48. 

— du  comte  de  Brionne,  601. 

— - de  la  princesse  de  Conti,  446, 
447,  448 , 458 , io52. 

— du  Dauphin  (Petite),  4g,  166. 

— du  marquis  de  Gesvres,  i64. 

— du  Roi,  167,  709. 

— des  Termes,  802. 

Chancellerie,  176,  3o4,  319,  453, 

596,  602, 821. 

— (Jardin  de  la),  3g,  179,  323, 
46o,  464,  498,  723,  834,  84i, 
9^9  > ll69- 

Chapelle  du  château , 4 , 60 , 4gi,  552. 

— sa  démolition  et  sa  reconstruction , 

44i,  443,  44g,  45i,  453,  583, 
585,  587,  588,  592,  5g5,  602, 
682,  687,  688,  703,  706,  709, 
712,  796,  802,  828,  8O1,  g33, 
g3g,  1019,  io43,  io46,  io48, 
io4g,  1082,  1125,  1129,  n3o, 

n3i,  n5i,  1162,  n53,  n54, 

n55,  n56,  1157,  n58,  1160, 

1161,  1193,  1236,  124o,  124l, 

1242. 

— ( Salon  de  la  tribune  de  la) , io43 , 
io45, 1047. 

— de  la  petite  écurie,  i42  , 2o4. 

Cheminées  (Travaux  et  machines  pour 

empêcher  la  fumée  dans  les),  161, 
3o6,  44i,  585,  703,  821,  g33, 
io43,  ii52. 

— en  mauvais  état  (Réparation  des), 
3o8. 

Chenil,  293,  3o3,  3i5,  354,  467, 
5gg,  834,  932 , io54, 1 1 45 , 1199. 

— (Appartement  de  M.  de  Fourcy 
au),  454. 

— (Chapelle  du),  458,  601. 


Versailles  (Château)  : 

Chenil  (Jardin  du),  3g,  179,  323, 
454,  464,  4g8,  722,  84i,  g4g, 
1061,  1169. 

Commun  (Grand),  65,  i5i,  210, 295, 
3o4 , 320,  321,  353,  356,  457, 
46o,  602,  716,  821,  945,  n46, 

1167,  1199. 

— ( Appartement  de  M.  et  Mm'  de 
Vauban  au  Grand),  945,  1067. 

— (Aqueducs  du  Grand),  3 1 5. 

— (Chapelle  du  Grand),  61. 

— (Escaliers  du  Grand),  63. 

— (Fontaine  du  Grand),  3i5. 

— (Horloge  du  Grand),  3ai. 

Corps  de  garde  des  Suisses,  45 1. 

Cour  de  la  Bouche  du  Roi,  3o,  168. 

— de  Monseigneur,  26,  445. 

Cours  du  château,  710,  939,  io5o, 

ii5g. 

• — (Petites),  44 1,  444. 

Couverture  d’ardoise  du  château,  25. 

— de  cuivre  du  château,  3i4,  45o, 
58g,  707,  826,  937,  1047. 

Démolition  de  bâtiments,  701,  713, 
8 1 4 , 865,  g3a, io42,  io5i,  1147, 
1 161. 

Dessins  des  bâtiments,  657. 

Écurie  (Grande),  3 , 60 , i4a,  147, 
i5o,  172,  2o3,  208,  210,  3o5, 

601. 

— ( Appartement  du  comte  de  Brionne 
à la  grande),  601,  602. 

— (Manège  de  la  grande),  454. 

— (Petite),  33,  175,596. 

Ecuries  (Grandes  et  petites)  du  Roi, 

11,  65,  i44,  175,  2o5,  3ig,  320, 
435,  44o,  44 1 , 453,  45g,  46o, 

602,  648,  718,  719,  838,  83g, 
947,  1026, io52, io5g. 

— (Agrandissement  des  grandes), 
495 , 8i4 , 865. 

— doubles  (Petites),  i5o,  209. 

— nouvelles  derrière  les  petites  écu- 
ries du  Roi,  44i. 

— nouvelles  près  l’hôtel  de  Conti, 
293,  354. 

— de  la  duchesse  de  Bourgogne,  320 , 
321, io42,  io5i,  1059, 1161. 

— du  chenil,  io5g,  1167. 

— des  gardes  du  corps,  171,  176, 
g4i,  945, io52, io53, îoôg, 1161, 

1168. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Écuries  de  l’hôtel  de  Limoges,  3i5, 
321,  454,  455,  io5g,  1168. 

— delà  Pompe,  58 7. 

— de  la  Reine , 208 , 822. 

Escalier  ( Grand  ) de  marbre  ou  du  Roi, 

447,  733,  85o,  1 183. 

Feu  d’artifice  y tiré,  1 85 , 191,  ig4, 
333,  342,  420,  1 164. 

Fosses  d’aisances , 3o , 36,  168,  175, 
3i4,  320,  321,  45i,  46o,  5g4, 
602,  712,  719,  83 1 , 838,  g4o, 
g46,  io5i,  io58,  1160, 1167. 

Gages  des  officiers , matelots  et  gondo- 
liers du  canal,  4i,  42,  181,  182, 
2o3,  287,  325,  432,  465,  492, 
671,  5g5,  607,  608,  63o,  697, 
724,  726,  842,  843,  910,  951, 
1062,  io63,  1171, 1172. 

Galerie  (Grande),  29, 166,  447,  452, 
712,  8i4,  827,  865,  1074,  n85. 

— (Petite)  du  Roi,  U'],  826. 

— d’eau  du  jardin,  1049. 

Galerie  d'eau  (La),  tab.,  696. 

Lieux  communs,  3i4. 

Logement  des  arpenteurs,  56,  199, 
321,  322,  46i,  629,  742,  860, 
973,  1082,  1194. 

— du  sieur  Jolly,  200,  347. 

— du  sieur  Lambert,  contrôleur  des 
Bâtiments,  60 3. 

— du  sieur  Lefebvre  , contrôleur  des 
Bâtiments,  56,  199,  4n. 

— du  sieur  Marchand,  67,199,347, 
491. 

— du  sieur  Mollet,  contrôleur  au 
magasin  des  démolitions,  702. 

— du  sieur  Moreau,  inspecteur  des 
ouvriers,  56,  199,  347,  490,  742, 
1193. 

— des  matelots,  2 2 4. 

Machine  servant  d’ascenseur  dans  les 
appartements,  16  4. 

— fumivore , 23 , 161,  3o6 , 374 , 44i, 
54g  , 585 , 703  , 821. 

Magasin,  18,  21,  25,  3o,  i55,  i56, 
167,  i58,  169,  160,  i64,  176, 
194,  3oo,  3oi,  3o2 , 3o3,  3i4, 
452,  457,  587,  600,  6o3 , 621, 
717,  719,  83i,  836,  838,  855, 
io42 , 1 i65. 

— - des  cuivres,  3o4,  601,  1186. 

— des  démolitions,  38,  176,  209, 
268,  273,  275,  3o6,  323,  4i2, 
417,  462,  56o,  56i,  6o4,  682, 
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702,  721,  797,  801,  818,  84o, 
910,915,947,  1060, 1127, 1168, 
1238. 

Magasin  du  fer,  34,  38, 60,  173,174, 
207,  317,  3 1 8 , 320,  437,  438, 
462,  699,  600,  716,  717,  944, 
947,  1126,  1168 , 1199. 

— des  marbres,  3o3. 

— des  plombs,  19,  38,  176,  237, 
268,  296,  3ig,  323,  357,  4i2 , 
462,  554,  586,  5g3,  6o4,  682, 
684,  707,  712,  721,  795,  84o, 
910,  932,  g4i,  947, 1020,  io52, 
1067,  1060,  1126,  1168,  1234, 
1240. 

— du  poids  du  fer,  126,  176,  269, 
323,  4i2,  457,  554,  6o4,  682, 
721,  797,  84o,  910,  1020,  1060. 

Manège  derrière  les  grandes  écuries , 
59. 

Ouvriers,  712,  719,  720,  721,  802, 
832,  837,  839,  84o,  g4o,  g4i, 
947,  1060,  1089,  1160,  n64, 
1168. 

— envoyés  à Marly,  916. 

— surveillés  par  des  archers,  484, 
916. 

Pompes,  7. 

Salon  du  Roi , 709,1130. 

Sculpture  en  bois  pour  les  apparte- 
ments, 28,  3n,  3i2,  3ig,448, 
5gi,  592,  601,  709,  710,  828, 
io48 , 1157. 

Surintendance  des  Bâtiments,  28,  3i, 
35,  36,  37,  68,  124,  179,  271, 
277,  319,  321,  4i4,  422,  453, 
456,  45g,  46o,  554,  55g,  599, 
601,  602,  681,  716,  735,  798, 
832,  836,  909,  918,  941,  g43, 
944,  945 , g46 , 947, 1019 , io58 , 

1236. 

— ( Appartement  d’en  haut  de  la  ) , 60 1 . 

— (Bâtimentneuf  delà) , io52  , io56. 

— (Bureaux  de  la),  322,  417,  421, 
422,  46i,  484,  6o3,  622,  667, 
720,  io64,  1129. 

— (Cabinet  de  la),  io5g. 

— (Chapelle  de  la),  121,  268,  4io, 
55o,  56 1 , 795,  908,  1017,  1127, 

1237. 

— (Jardin  de  la),  4o,  179,  323, 
464,  722, 84i‘  g48, 1170. 

— (Salles  des  tableaux  de  la ) , 947, 
io48, io54,  1069. 
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Versailles  (Château)  : 

Tableau  pour  l’escalier  de  marbre, 
85o. 

Tableaux  du  Roi,  28,  166,  187,  3n, 
319,  363,  544,  690,  601,  718, 
733,  826,  827,  85o,  85i,  945, 
947,  1057,  n83. 

Transport  de  maîtres  doreurs  de  Paris, 
712. 

V ases  des  balustrades  du  château  ,1157 . 

Venue  des  gardes  françaises  et  suisses, 
n63. 

Visite  des  marbres  du  Roi,  55g. 

Voyages  du  sieur  de  Beaufort,  ii3o, 
1189. 

— du  sieur  Rriot,  miroitier,  800, 
1024,  1240. 

— du  sieur  de  Cotte  à Fontainebleau , 
1189  , 1224. 

— du  sieur  Prévost,  historiographe 
des  Râtiments,  1024. 

Vues  du  château,  tableaux,  618. 

Versailles  ( Parcs  , Eaux  et  Fontaines  ) : 

Allée  royale,  60,  167. 

— du  côté  de  Trianon  , 23,  161. 

— des  Cascades,  a3. 

— conduisant  au  Chesnay,  367. 

— - du  bosquet  de  la  Montagne,  26. 

— de  la  pièce  des  Suisses,  3 1 4, 323, 
463 , 1169. 

— en  quinconce  proche  la  Ménage- 
rie, 442. 

Allées,  39,  4o,  70,  179,  180,  216, 
358,  606,  722,  84i,  949,  1061. 

Aqueduc  conduisant  l’eau  de  Trappes 
à la  butte  de  Montboron,  62. 

— des  eaux  bonnes  à boire  de  Marne 
et  de  Fausse-Repose,  816,  1062, 
1171. 

— des  eaux  de  Saclay,  11 46,  1200. 

— de  la  rivière  d’Eure ,16,120,121, 
265,  266,  268,  353,  4io , 43g, 
55o , 679,  748,  796,  8i3,  8i4, 
854,864,865. 

— de  la  rue  de  l’Orangerie,  454, 
834 , 942 , 1062. 

— proche  le  regard  du  réservoir  de 
Saint-Cyr,  307. 

— sous  la  petite  cour  du  château , 46 1 . 

Aqueducs  du  château,  26,  325,465, 

586,  5g3 , 723 , 842. 


Aqueducs  du  grand  réservoir  de  la 
Ménagerie,  44 1. 

— souterrains  du  jardin,  23,  290. 
Arc  de  triomphe,  6,  20,  29,  61,  65, 

3l2. 

Avenue  de  Marly,  1 7. 

— de  Paris,  17,  io54,  n63. 

— en  face  du  château  ou  grande  ave- 
nue, 8,  63,  8i4,  865,  11 63. 

Avenues  du  parc ,80,223, 224, 368 , 
5oo,  5oi,  559,  636,  702,  753, 
8i4,  870,  871,  982,  1089,  1202. 

— hors  le  parc,  77. 

Bains  d’Apollon,  24,  291,  3i2,  352, 
449 , 5g 1, 1050,1062,1074, 1078, 
n56,  1160,  1181,  n84,  n85, 
ll86, ll88, 124l. 

Bassin  d’Apollon,  307,  1074,  1162. 

— du  Chêne  Vert,  io42. 

— de  l’Encelado,  24. 

— de  la  fontaine  de  la  Victoire , 65. 

— de  la  Girandolle,  447. 

— de  Latone,  29  , 65. 

- — des  soupapes  de  l’aqueduc  de 
Trappes  au  Parc-aux-Cerfs , io54. 

— des  Trois-Fontaines , 307. 

— rond  des  réservoirs  de  la  butte  de 
Montboron,  3 16. 

— du  bout  de  Trianon-sous-Bois,  28, 
307. 

Bassins  du  parterre,  4. 

— en  face  du  château , 60. 

Bosquet  des  Bains  d’Apollon,  591, 

1060. 

— de  la  fontaine  des  Dômes,  11 58, 
1 1 84. 

— de  la  Galerie  des  marronniers, 
1 1 58. 

— de  l’Etoile,  77,  221,  222,  4ig. 

— du  Marais,  446,  447. 

— de  la  Montagne,  220,  224. 
Bosquets,  24,  26,  162,  3i2,  3i3, 

601,  592 , 593 , 686. 

— du  jardin  et  petit  parc  (Change- 
ments ordonnés  par  Louis  XIV aux), 
1240. 

Bouche  du  Roi  (Garde-manger  de  la), 
168,  821. 

Butte  de  Montboron,  4i,  58,  68,  80, 
i44,  180,  2o5,  211,  324,  453, 
464,  594,  606,  638,  753,  754, 
833, 84i. 

— de  Montboron  (Réservoirs  de  la), 
67. 


Canal,  3g,  70,  177,  179,  216,  275, 
307, 3i3, 321, 324, 358, 421,  443, 
466,  571,  585,  5g5, 934,  io44. 

— (Aqueduc  et  fontaine  de  la  dé- 
charge du),  4o,  177,  180,  292, 
307,  324,  353,  464,  607,  723, 
842 , 950 , 1062. 

— (Barques  du),  169,  558. 

— (Bassin  au  bout  du) , 3 1 3. 

— (Canots  du),  592. 

— (Chaloupes  du),  3i3,  3i4,443, 
452,  586,  590,  592,  5g4,  596, 
83i,  94o,  1047,  1157,  1160. 

— (Chaloupes neuves  du),  443 , 445 , . 
448. 

— (Galère  du), 3o,  i63, 181,  452. 

— ( Galiotes  du ) , 6o3. 

— (Gondoles  du),  26, 3o,  3 1 3,  595, 
83i. 

— (Gondoliers  du) , 4i,  42 , i4i,  182, 
2o3,  287,  348,  432,  466,  492, 
571,  696,  608,  63o,  697,  724, 
726,  744,  811,  843,  862,  927, 
g5i,  976,  976,  1037,  io84,  n4i, 
H96. 

— (Logement  des  matelots  du),  443, 
444. 

— (Magasins  du),  181,  276,  3 1 3 , 
326,  465,  607,  608,  706,  712, 
800,  843,  gi5,  940,  1026,  n3o, 
1172 , 1238. 

— (Mariniers  de  rame  du),  4i,  181, 
325,  465  607,  724,  842,  913, 
gi4 , g5o , 1062 , 1 171. 

— ( Officiers  et  matelots  du  ) , 4 1 , 1 8 1 , 
276,  325,  326,  417,  421,  465, 
466,  56o,  607,  608,  688,  724, 
726,  843,  913,  917,  g5o,  g5i, 
1026 , 1171. 

— - ( Picéas  plantés  au  bout  du),  180, 
463. 

— (Grand  vaisseau  du),  914. 

— (Vaisseaux  et  bâtiments  du),  1 63, 
169,  3i3,  325,  452,  688,  712, 
724,913,940,  1022, io5 1,112g 
123g. 

Château  d’eau,  23,  3 1 , 65, 3ia , 586, 
698,  594. 

Colonnade,  169,  299,  692. 

Conduites,  25 , 27,  71, i48 , 180 , 181, 
208,  2i3,  446,  45o,  465,  5g3, 
5g4,  607,  711,  723,  826,  842, 
864,  921,  939,  947,  949,  io5o, 
1061, 1 i5g,  1171. 


Versailles  (Pabcs,  Eaux  et  Fontaines)  : 

Dessins  des  figures , Termes  et  vases 
du  parc,  733,  85o,  1071,  n83. 

Eaux  bonnes  à boire  (Conduites  des), 
33,  38,  4o,  4i,  175,  180,  270, 
325,  355,  4i2,  462,  465,  552, 
6o4,  607,  682,  721,  723,  797, 
816,  822,  84o,  842,  909,  921, 
947, 949 , 1020, io3o , io43 , 1060 , 
1062,  n46,  1168,  1171,  1239, 
1247. 

— de  ia  Bièvre  (Machine  élévatoire 
des),  749 , 8i5. 

Faisanderie  des  Cluseaux,  317. 

— (Logement  du  faisandier  de  la 
vieille) , 3i,  33. 

Faisanderies  près  la  Ménagerie,  33, 
180,  463. 

Fontaine  d’Apollon,  27,  167,  449. 

- — du  coq  et  de  la  perdrix , 353. 

— des  Dômes,  1168,  1161,  1186. 

— de  la  France  triomphante , 20 , 29. 

— de  la  Gloire,  6,  6i. 

— de  Latone , 23. 

Fontaines'! Entretien  et  ornement  des) , 
4o,  4i,  180, 181,  324,  325, 464, 
465,  606,  607,  723,  724,  84 1 , 
842 , 949 , 960, 1061, 1062,1170, 
1171. 

— du  château,  4o,  71,  181,  2i3, 
325,  357,  362,  45o,  595,  607, 
707,  711,  723,  8i3,  8i4,  842, 
864,  865,  939,  949,  1047,  1062, 
1 1 56 , 1171. 

— des  dehors  du  château,  35,  176, 
319. 

— des  eaux  bonnes  à boire,  38,  177, 
180,  323,  325,  842,  io3o. 

— du  jardin,  25,  27,  4o,  166,  167, 
3io,  3n,  324,  446,  464,  465, 
58g,  594,  606,  707,  826,  83i, 
84i,  937,  960, 1047, 1061,  1062, 
n55,  n56,  n58,  1160,  1170. 

Fontaine  de  la  Montagne  ou  Montagne 
d’eau  (La) , 24,162,163,166,166. 

Glacières,  24,  25,  32,  73, 162,  i63, 
176,  586,  824,  832,  g4o,  g4i. 

Grille  ( Grande  ) au  bout  du  canal , 177, 

3i7. 

— de  Gallye,  307,  462. 

Grilles  des  bosquets,  3i3. 

— du  petit  parc,  6o3,  6o4,  719, 
83g, 1060. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Grilles  du  pourtour  du  jardin,  3i3, 
452, io5i,  1062. 

Gi’otte  de  la  Ménagerie,  44g. 

Groupe  d 'Apollon,  167. 

— de  l’ Enlèvement  de  Proserpme  ,217, 
3o5. 

— d ’Ino  et  Mélicerte,  11 85. 

— de  Protée  et  Aristée , 11 85. 

Groupes  de  l’entrée  de  l’avant-cour, 

1167. 

— d’enfants , 709. 

— figures  et  vases  de  bronze,  48, 
189 , 337,  354. 

— figures , Termes  et  vases  de  marbre, 
4o,  64,  65,  167,  179,  217,  291, 
323,  334,  35i,  448,  44g,  463, 
691,  5g2,  606,  g63, 1061, 1073, 
n85. 

— figures  et  vases  de  pierre  de  Saint- 
Leu,  353. 

— de  pierre  de  Tonnerre , 1160. 

— figures  et  animaux  de  plomb,  708, 
n84,  n85. 

île  royale,  933. 

Jardin  du  château,  3,  7,  9,  10,  11, 
12,  20,  23,  24,  26,  28,  3o , 
3i,  4g,  69,  62,  63,  64,  65,  66, 
70,  122,127,  i3g , 162,164,168, 
211,  219,  272,  291,  297,  309, 
3i2,  3i3,  324,  417,  44i,  442, 
443,  445,  447,  448,  449,  452, 
463,  464,  48i,  498,  554,  586, 
5go,  692,  5g4 , 5g5,  6o5,  606, 
036,  O82,  704,  706,  708,  712, 
722,  760,  822,  828,  829,  83i, 
832,  84i,  934,  935,  937,  940, 
941,  g48,  g4g,  963,  976,1043, 
io44,  io46,  1047,  io5o,  io5i, 

1062,  1061,  io85,  1129,  1161, 

ii52,  ii53,  ii54,  ii55,  1168, 

1169,  1160,  1169,  1202,  123g, 

124l. 

— delà  duchesse  de  Bourgoghe,  307, 
442. 

— de  la  princesse  de  Conti,  498. 

Je  de  longue  paume  (Nouveau) , io54. 

Labyrinthe  (Bosquets  du) , 5g5. 

— (Ecriteaux  des  fables  d’Esope  du), 
28 , 5go. 

— (Figures  de  plomb  du),  708. 

— (Fontaines  du),  5go. 

— (Réservoirs  du),  23. 

— (Vases  et  guéridons  de  marbre 
du) , 167,  353. 
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Logement  de  Suisse  ( Démolition  de  ) , 
dans  la  plaine  de  Satory,  701,  713. 

Logements  de  gardes  du  grand  et  du 
petit  parc,  836. 

— des  gardes-rigoles,  717. 

— des  Suisses  des  portes  du  parc , 3 1 , 
170,  317. 

Machine  élévatoire  des  eaux  de  la  ri- 
vière de  Bièvre , 749. 

Mail,  4o,  180,  323,  463,  5g5,  606, 

722 , 84i,  949 , 1061. 

Marais  (Le),  i64. 

Ménagerie,  3,23,24,20,  27,  3i,  60, 
i64,  296,  297,  307,  3o8,  3og, 
3io,  3n,  3i2,  3i3 , 3i4 , 339, 
356,  357,  358,  36o,  44i,  443, 
444,  445,  446,  447,  448,  449, 
45o,  45i,  452,  479,  573,  584, 
687,  589,  5gi,  5g2,  5g3,  596, 
63i,  688,  700,  709,  710,  711, 
735,  800,  817,  821,  825,  827, 
828,  83o , 867,  g33,  g35,  g36, 
937,  938,  939,  g4o , g4i,  1024, 
io43,  io5o,  n43,  n44,  li45, 
HÔ2,  1160,  1197,  1198,  1199, 
1209. 

— (Appartement  de  la  duchesse  de 
Boükgogne  à la),  1071. 

— (Appartement  d’été  de  la),  1071, 
n83. 

— (Appartements  de  la),  3i4,447, 
690,  5gi,  592,  707,  708,  709, 
710,  io5i. 

— (Balcons  de  la),  129,826. 

— (Bassins  dans  les  cours  de  la),  23, 
585. 

— (Grand  cabinet  de  la),  io48. 

— (Chemin  de  la),  307,  585,  823, 
g34,  io44. 

— (Cheminées  de  la), 448 ,44g , 48 1, 
710. 

— (Cours  de  la) , g34, io44 , io52. 

— (Escalier  de  pierre  de  la),  588, 
58g. 

— (Petits  escaliers  do  la),  445,  446, 
447,  588,  589,  5go,  710,  826, 
n55. 

— (Fontaines  de  la),  4o,  71,  181, 
2i3,  325,  367,  446,  465,  607, 

723,  842,  g4g,  1062,  1171. 

— (Glacières  de  la),  24,  73,  162, 
i63 , 3o8 , 443,  586,  705,  823, 
io45 , 1062 , 1161. 

— (Grilles  de  la),  t8o,463,g36. 
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Versailles  ( Parcs  , Eacx  et  Fontaines  ) : 

Ménagerie  (Horloge  de  la),  452. 

— (Nouveau  jardin  de  la),  3i 4, 44q, 
592,  6g4,  ôgô,  606,  722,  8 4 1 , 
948,  1061,  1170. 

— - (Offices  de  la),  3o5. 

— (Pavillons  du  jardin  de  la),  44g, 
592. 

— (Quinconce  de  la),  442,  606, 
722,  84i, g48,  1061,  1170. 

- — • ( Grand  réservoir  delà),  44 1, 1 118. 

— (Tableaux  de  la),  733,  734, 860, 
85 1 , 962  , 1071,  n83. 

— (Vases  de  marbre  du  perron  de 
la),  448 , 709. 

— de  la  duchesse  de  Bodrbon,  763. 

— du  Désert,  871. 

Murs  du  grand  et  du  petit  parc  (An- 
ciens et  nouveaux),  3i,  i4o,  1 58 , 
206,  288,  454,  702,  719,  763. 

Orangerie  et  orangers,  24,  25,  26, 
3o,  3g,  67,  70,  i5o,  162,  i64, 
i65,  168,  179,  210,  216,  297, 
3oi,  3o5,  307,  3o8,  309,  3io, 
3i3 , 3i4 , 324,  338,  358,  443, 
444,  445,  463,  585,  587,  588, 
5go,  5g2,  5g4,  6o5 , 704,  705, 
706,  711,  722,  822,  823,  824, 
825,  83o , 83i,  84i,  g34,  g35, 
937,  94o,  g48,  g4g,  1025,  io44, 
io45,  io5i,  1129,  n54,  n55, 
1169. 

— ( Grands  escaliers  de  P ) , 35g  , 45o, 
585,  83o,  939. 

— ( Groupes  de  P ) , 33g,  34o. 

— (Mur  de  terrasse  de  P),  44i. 

— (Rampes  de  1’),  23,  161,  g3g. 

— (Vases  de  P),  852. 

— (Vue  de  P),  tab. , 47. 

Orgue  de  la  grotte,  210. 

Palissades  du  jardin,  161,  222. 

— de  charme,  463. 

— d’ifs,  307. 

Parc  (Agrandissement  du),  17,  77, 


80,1 

45 , 223 , 27 

1,293 

> 994< 

,354, 

434, 

7^9  » 

8i4 , 

8i5, 

868, 

97®’ 

n44 

> i‘99- 

— (Grand), 

32 , i48 , 170 

, 172 , 

,173, 

208 , 

220 , 

223  , 

3 1 5 , 

3i7, 

434, 

454, 

456, 

457, 

458, 

484, 

499> 

Soi, 

585, 

593, 

696, 

598, 

599 . 

601, 

7i3, 

714, 

716, 

7*7- 

718, 

79®  > 

83o, 

833, 

835, 

838 

910,  933,  934,  939,  g4i,  g42, 
g43 , 944  , g45 , 946 , io45 , io5o , 
io53,  io54,  io55,  io56,  io58, 
1162,  n63,  n64,  n65,  1166, 
1168,  1202. 

Parc  (Grilles  du  grand),  33,  177, 
327,  462. 

— (Portes  du  grand),  34,  172,177, 
207,  327,  716, 836. 

— (Petit),  7,  32,  34,  62,  75,  i44, 
170,  171,  173,  190,  2o5 , 207, 
224,  290,  3i5,  3i6,  317,  321, 
327,  445,  454,  456,  457,  458, 
493,  5oo , 596,  597,  598,  599, 
601,  713,  714,  716,  717,  718, 
753,  833,  834,  835,  94i,  942, 
g43,  944,  g45,  g46 , 947,  982, 
io45,  io53,  io54,  io55,  io56, 
io58,  1160,  1162,  n63,  n64, 
n65,  1166,  1168,  1239. 

— (Aqueducs  du  petit)  ,171. 

— ( Baraques  des  Suisses  au  pourtour 
du  petit),  317. 

— (Démolition  des  grilles  du  petit), 
1147. 

— (Fossés  et  pierrées  du  petit),  177, 
455,  466,  462,  5g8,  6o5,  716, 
721,  835,  84o,  1060,  n65, 1169. 

— (Portes  du  petit),  34,  172,  716. 

— (Rigoles  et  passages  gâtés  par  les 
vaches  dans  le  petit) , 462. 

— (Routes  du  petit),  33. 

Parc-aux-Cerfe , 453,  464,  801,  g42. 

— (Aqueduc  du),  453 , 5g6 , io54. 

— (Glacières  du),  32,  36,  170, 
176,  3i5,  817,  454,  697,  698, 
714,  715,  834,  835,  942,  943, 
io54, io55 , 1168. 

— (Magasin  du),  170. 

— (Réservoirs  du),  3,  4i,5g,  i46, 
180,207, 324,719,1161. 

Parcs,  221,  366 , 367,  368 , 4 1 3 , 434  , 
1062 , 1202. 

Parterre  du  Nord,  29,  n5i. 

Pavillons  des  écluses  et  regards  des 
étangs  du  grand  parc,  172,  n64. 

— des  gardes-rigoles , 1 1 64. 

— des  réservoirs , 11. 

— des  Suisses  et  gardes-chasse  du 
grand  et  du  petit  parc,  170,  171, 
174,  317,  3i8,  458,  837,  g45, 
io56. 

Pépinière  de  buis,  224. 

— de  charmilles,  77,  219, 221,  366, 


497,-  498,  499,  635,  750,  869, 
871, 1087,  1088, 1200. 

Pépinière  de  châtaigniers,  763,  871, 
1087, 1201. 

— de  glands,  751,  871. 

— de  marronniers  d’Inde,  753, 
1239. 

• — - de  merisiers  dans  le  grand  parc, 
4g8 , 636 , 750. 

— d’ormes  et  bois  blancs , 76 , 77, 
221,  224,  369,  636,  871,  980. 

— nouvelle,  370. 

Pépinières,  77,  219,  222,  223,  224, 

366,  367,  368,  36g,  497,  499, 

5oo,  636,  637,  761,  762,  753, 
860,  869,  870,  871,  973,  980, 
981,  1022,  1024,  1088,  1089, 

1201,  1202 , 123g 

— proche  la  porte  Saint-An  orne, 
70,220,224,225,369, 4g8 , 629 , 
636 , 648 , 754. 

Pièce  de  Neptune,  307,  832. 

• — - d’eau  le  long  du  chemin  de  la  Mé- 
nagerie, 823 , 934. 

— d’eau  des  Suisses  ou  grande  pièce 
d’eau, 32 , 4o,  180 , 307,  3 1 4, 606, 
722,  84i,  941,  g4g,  1061. 

Pièces  d’eau  devant  le  château  d’eau , 
586,  5g.3. 

— d’eau  du  parterre , 354. 

Plants  des  avenues  et  du  parc , 76 , 
77,  80,  221,  222,  22.3,  224,366, 

367,  368,  5oo,  696,  637,  752, 
870,  981,  982, 1022, 1024,1089, 
1202 , 1239. 

— d’ifs , 221. 

Pont  de  Trianon , 25. 

Porte  de  Marantais,  33. 

— Saint-Antoine , 206 , 763. 

— de  Toussu,  33. 

— de  Voisins,  33. 

Potager,  3g,  70,  162,  179,  216, 
220,  297,  3i6,  327,  358,  4ig, 
453,  455,  459,  463,  5g6,  697, 
6o5,  680,  688,  713,  714,  722, 
796,  833,  834,  84i,  g42,  g5i, 
1020,  1025,  io58,  1061,  1126, 
n63,  1172,  1234. 

— (Carré  d’asperges  au-dessus  du), 
3i6,  942,  io53. 

— (Espaliers  du),  io53  , 11 63. 

— (Figuerie  du) , 1060. 

— (Treillages  du),  io53. 

Pré  de  Closeaux  (Le),  3 16. 


Versailles  ( P abcs  , Eaux,  et  Fontaines)  : 

Pré  des  Marottes  (Le),  44a. 

— Saint-Pierre  (Le),  177,  3ai. 

Quinconges  ou  quinconces,  44a. 

Remises  à gibier  dans  le  grand  parc , 
76 , aao , 366 , 4 98 , 5oo ,636,637, 
75o,  751,  869,  871,  980,  1087, 
1201. 

Réservoir  des  eaux  bonnes  à boire , 8a a. 

— de  la  fontaine  du  Grand  Commun , 

3 1 5 . 

— sous  terre  de  Latone,  a5 , a6 , 161, 
i63 , i64. 

Réservoirs  et  rigoles , a3 , 33 , 36 , 67, 
77, 177,  aai,  3i6,  3ai,  337,  455, 
46a,  597,  6o5,  714,  731,  749, 
8i5,  g48,  io53,  1060,  1169. 

— du  bout  de  l’aile  neuve,  44a. 

— au  bout  de  la  grande  allée,  161. 

— au-dessus  de  Trianon,  4o,  180, 
39a,  394,  324,  464,  607,  734, 
84a , 960,  1062. 

— • de  la  butte  de  Montboron,  14,67, 

316 , 833. 

Rocailles,  180,  an,  3ia,  3aa,3a4, 
35g,  36a,  449,  464,  606,  722, 
84i,  949, 1061,  1170. 

Routes  des  environs,  33,  177,  3a6, 
462,  6o5,  714,  721,  84o,  942, 
g48 , 1066 , 1169. 

Salle  des  bains , 3i  1. 

— du  bal, 167, 827, 949, 1061, 1170. 

— du  Conseil  au  petit  parc,  a4 , i24o. 

Serre , 3o. 

Statues  d 'Hercule  et  Flore,  695. 

Théâtre  d’eau  (Nappes  du),  3 12. 

Transport  de  bassin  de  marbre  à Marly, 
452, 453. 

— de  chaloupes  à Sceaux,  83 1. 

— de  figures,  bustes  et  vases  de 
marbre,  de  bronze  et  de  pierre,  de 
Paris  à Versailles,  44,  5o,  5i,i84, 
334,  34o,  420,  474,  967,  n3o, 
1160. 

— de  marronniers  de  Gaillon,  1059. 

— de  marronniers  de  Vanves,  1168. 

— de  pierre  de  Senlis,  484. 

— de  plomb,  265,  1161. 

— de  tableaux,  544, 690, 718,  g45, 
io48 , 1057. 

— de  tableaux  de  Saint  - Germain , 
1166. 

— de  tuyaux  de  fer,  45o,  1160. 
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Vases  de  faïence , 66. 

— de  marbre,  63, 65, 448,479,691, 
618, 709,  85a, 1160. 

— de  pierre  de  Saint-Leu,  353. 

— de  plomb , g4i. 

Versailles  (Ville  et  Environs)  : 

Bois  des  environs,  6o5,  734,  84o, 
io64, 1169. 

Boues  des  rues ( Enlèvement  des),  aao, 
366 , 4g8 , 499 , 636. 

Cartes  des  bois  des  environs , io64. 

Charité  delà  paroisse,  73. 

Chaussée  de  Saint-Germain , 5 1 6. 

Chemin  de  l’aqueduc  de  Bue , 290. 

— de  Marly,  i45,  206,  3ai,  367, 
718. 

— de  Marly  à Saint-Cyr,  5g3,  718, 
io5o. 

Eglise  paroissiale , 5 , 29,  66. 

— paroissiale  : chapelle  Saint-Denis, 
66. 

— paroissiale  ( Orgue  de  1’  ) , 1 73 , a 1 o. 

— et  presbytère  de  Saint- Antoine, 
1026. 

Enlèvement  des  neiges,  3i4,  3 21. 

Étangs  des  environs,  17a,  1060. 

Fontaines  publiques,  3a5,  360,607, 
723,  84a,  g4g,  106a,  n56. 

Hôtel  d’ANjou,  1069. 

— du  chef  de  Saint-Denis,  io5g. 

— de  Conti  , 293 , 354. 

— de  Duras  (Vieil),  1162. 

— des  inspecteurs,  123,  173,  176, 
371,  272,  3ai,  354,  4ia,  46o, 
553,  683,  689,  803,918,  1028, 
1066,  n3i,  1246. 

— de  la  Feuillade,  354. 

— de  Lauzun  (Démolition  de  1’),  81 4, 
865. 

— de  Limoges,  ia3,  223,  271,  272, 
3 1 5 , 3i6 , 321,  4i3 , 553,  696, 
602,  6o3,  683,  689,  8o3,  918, 
1028 , n3i,  ia46. 

— de  Lionne,  ii3o. 

— de  Lorges,  1202. 

— de  Mademoiselle  (Vieil),  944. 

— de  Nyert,  719. 

— de  Seignelay,  71 4. 

Logement  du  sieur  Deschateaux  à 
l’hôtel  de  Nyert,  719. 

— des  séminaristes  de  l’ancienne 
église  paroissiale,  171,  835. 
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Paroisse,  2,  6,  9,1a,  5g,  60,  61, 
63 , i4i,  ao3 , 8a4 , 833. 

— (Appartement  du  cardinal  de 
Noailles  chez  les  prêtres  de  la  Mis- 
sion de  la) , 838 , g44. 

— (Chapelle  des  mariages  de  la),  319. 

— (Cloches  de  la),  299,  36i,  435, 
674, 63a. 

— (Logement  des  prêtres  de  la),  835. 

— (Prêtres  delà  Mission  delà),  833, 
838. 

— (Séminaire  de  la),  458 , 601,  833. 
Places,  355. 

Récollets  (Les),  9 , 63 , 65 , 73 , 121, 
i5i,  210,  267,  4io,  55o,  56i, 
796,  821,  908,  1017,  1127,  1237. 

— (Horloge  des),  3a  1,  46o. 

— (Jardin  des),  714. 

— (Oratoire  de  l’église  des),  317. 

— (Oratoire  dans  la  première  cha- 
pelle de  l’église  des)  ,319. 

Rue  de  l’Orangerie,  834. 

— du  Potager,  3i5. 

— du  Vieux-Versailles,  g4i,  g43, 
io5a,  io54,  io55,  io56,  1059. 

Séjour  y fait  par  le  sieur  Mollet,  con- 
trôleur des  Bâtiments,  683,  1019, 
na4. 

Terres,  prés  et  bois  des  environs, 
22. 

Verlumne,  Terme  de  marbre  blanc,  11, 
48 , 65 , 1072. 

Veuglest.  — Voy.  Wleughels. 

Veïdeau  (Pierre) , inen. , n5,  137,  i64, 
260 , 284  , 309 , 4o5 , 43o , 444 , 568 , 
695. 

Vézinet  (Garenne  du),  i54,  2o3 , 212, 
700,  747,  749,  816,  978. 

(Plaine  du) , i4a  , 220. 

(Remises  de  la  garenne  du),  76, 

220, 226. 

Vialet  ( J ean-François  ) , garde  au  Mesnil , 
46o,  685,  799,  912,  g48,  1022, 
1128 , 12.37. 

Viat  (Claude),  scieur  de  long,  660, 
776. 

(Georges),  scieur  de  long,  a48. 

Vidotti  (François),  mat.,  4i,  181, 
3a6,  421,  466 , 608 , 724 , 843 , q5i, 
io63.  l 

calfateur,  688,  1172. 

(Honnorat),  mat.,  182,  326, 

466 , 56o , 608 ,724,843,961, io63 , 
1172. 
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Vieille-Eglise  (Aqueduc  de),  294,  355. 

(Étang  et  rigoic  de),  32,  266, 

4i6 , 556 , 6o5 , 685 , 71  4 , 799 , 834 , 
912,913,  1022,  1127,  1237. 

Vienot,  ter.  ,220. 

Viennot  (Nicolle),  prop. , 299. 

Viet,  sc. , 336. 

Vieuxpont  (La  veuve),  jard.  à Fontaine- 
bleau, i3i,  281,  426, 565, 698, 745, 
806, 920,  1029,  n33,  1245. 

VlGlER , SC.,  189,  33o,  337,471,852, 
853 , 963 , ioi5 , 1072. 

Vigneron  (Jacques) , voit. , io5g. 

Vignes  acquises  par  le  Roi,  ioo4. 

comprises  dans  le  parc  de  Mari  y, 

748, 749,  978. 

comprises  dans  le  parc  de  Ver- 
sailles, 868 , 978. 

occupées  parles  travaux,  1 3 , 66, 

i42 , 2o4 , 4g6 , 633, 634, 748,  8i5, 
816. 

Vigneux  , maç. , 292  , 353. 

Vigor  (Jean),  ter.,  83,  90,  233,  379, 
5o8 , 519. 

Vigoureux,  ser. , 7,  62. 

Vilain  (Jean),  ter.,  773. 

Vilbon  (Chaussée  de  l’étang  de),  54o, 
54i. 

(Étang  de),  54 1. 

(Faisanderie  et  ferme  de),  112, 

1 15 , 119, 543 , ioi3. 

Villacerf  ( Edmond  Colbert,  marquis  de), 
648. 

(La  marquise  de),  73. 

Villacouplay  (Étang  de),  67,  1227. 

Villaroij  ( Étang  de) , 455. 

Villecence  père,  batteur  d’or,  458. 

Ville-d’ Aurai)  (Étang  de),  321. 

Villemon  (Digue  de),  io53. 

Villemür  (Le  sr  de),  ii45,  ii46,  1200. 

Villeneuve  (Pierre),  pensionnaire  de 
l’Académie  de  France  à Rome,  1081. 

inspecteur  au  Perray,  1234. 

portier  du  jardin  des  Tuileries, 

i3o , 278 , 425 , 662. 

Villeneuve- le-Roi , 368. 

Vïllepreux  ( Avenue  de),  273,  81 5. 

(Décharge  du  canal  de  Versailles 

à),  177- 

(Remises  à gibier  du  côté  de) , 220. 

Villers,  fondeur,  n85. 

(Les  sieurs  de),  propriétaires  de 

moulins , i5. 

Villers  (Moulin  de),  i5. 


Villette  (Philippe),  tailleur  de  pierre, 
374. 

Villiard,  préposé  aux  travaux  des  eaux 
bonnes  à boire  et  au  pavé,  38,  126, 
127,  270,  274,  275,  4i2,  4ig,  552, 
55g , 6o4 , 682 , 686 , 797,  800 , 909 , 
914,  947,  968,  1020,  1023,  1060, 
1126,  1129,  1168,  1236,  1239. 

Villiers  (Carrière  de),  5o5, 509. 

Villiers  près  Montlhéry,  jardin  planté  de. 

marronniers,  916. 

Villot  (Étienne),  marinier,  1168. 

(Jean),  marchand  de  fer,  986. 

Vinache  , fondeur,  735,  853,  go5,  g65, 
1074,  1177,  1186. 

Vincennes  ( Dépenses  du  château  de  ) , 42 , 
44 , 45 , 46 , 47,  69  , i42  , i5o , iô2 , 
i83,  i84,  i85,  186, 187,  2o3, 211, 
282,328, 33 1 , 332, 333,  334, 33g, 
422 , 466 , 475 , 476 , 609 , 6i4 , 6i5 , 
616,  725, 730,  731,  844,  848,  84g, 
962,  968,  959,  960,  968,  io64, 
1068,  1069,  1173,  1180,  1181. 

appartement  du  maréchal  de  Belle- 

fonds,  210. 

avenue  de  la  porte  de  la  ména- 
gerie à Picpus,  299,  36o,  433,  4g3, 
699 , 745 , 855. 

avenues  du  château,  958. 

avenues  du  parc,  77,  i5g,  193, 

220,  273,  3oi,  33g,  366,  370,  4i8, 
4ig , 558 , 680 , 736,  800, 9i4,  g3i, 
n34,  1179,  1242,  1243. 

bois  brûlé  du  parc,  192. 

bois  morts  abattus  par  les  vents 

dans  le  parc,  701. 

conduites,  g58. 

cours  (Grand)  conduisant  à l’arc 

de  triomphe,  699,  745,  1078. 

dégradations  (Mesures  contre  les) 

faites  aux  avenues  et  taillis  par  les 
vaches,  121,  ig3,  33g,  621,  736, 
854 , 968 , 1077,  1187. 

écuries,  61. 

étang,  482. 

fontaine  du  jardin  de  la  Capitai- 
nerie, i5o, 210, 622. 

fontaines  du  château , 49  , 34o , 

422 , 483 , 564 , 8o5 ,853, 919,  968, 
1027,  n33. 

fossé  du  château  (Dessèchement 

du),  6 1 3. 

fossé  du  château  ( Murs  de  revête- 
ment du) , 332. 


ROI. 

Vincennes: garde-meuble, 282 ,422 , 564, 
689, 8o4,  918,  1027,  n34,  1243. 

jardin  fruitier  du  château,  75, 

80,  i3o,  278,  5oo,  564,  690,  737, 
8o5, 919,  1027,  n33,  1243. 

jardin  (Palissades  du),  79. 

jardin  (Portes  du),  191. 

(Marronniers  transportés  de)  à 

Trianon,  223. 

ménagerie  (Porte  de  la),  299, 

36o. 

Minimes,  299,  36o. 

(Parc  de),  21,  80 , 121, 192 , 299  , 

3oo,  3o4,  499,  701,  702,  730. 

parc  (Agrandissement  du),  3oo, 

36o. 

parc  (Avenues  et  taillis  du),  121, 

192,  193,-482,614,  621,931,968. 
parc  ( Démolition  de  mur  de  l’an- 
cien ) , g3i. 

porte  de  la  Ménagerie,  299. 

sérail  pour  les  bêtes , 4i5 , 423 , 

566,  684,  689,  8o5,  919,  1028, 
1246. 

travaux  faits  par  ordre  du  cardi- 
nal de  Mazarin,  701. 

Vincent  (Martin) , jard. , 532. 

Vindas,  sorte  de  cabestan,  2o3,  34 1, 
483. 

Vinerville  (Moulin  de),  i5,  68. 

Vinot,  marchand  à Orléans,  11 52. 
Virojlay  (Étang  de) , 321. 

(Porte  do),  io36,n3g. 

(Terroir  de),  io38. 

(Village  de),  117. 

Vis,  529 , 666. 

de  cuivre,  1099. 

Visite  de  carrières,  46 1. 

de  marbres,  55g. 

du  roi  d’Espagne  à Chambord, 

787. 

Visitem’s  de  la  statue  équestre  de 
Louis  XIV  sur  la  place  de  l’hôtel  de 
Vendôme,  129. 

Vitraux  de  la  chapelle  de  Meudon,  904. 

de  la  chapelle  de  Versailles,  n55. 

de  l’église  des  Invalides.  — Voy. 

Invalides. 

de  fer,  io65. 

Vitry  (Germain),  compagnon  fontainier, 
4o, 180, 324,  464,  606,  723, 842, 
g5o, 997, 1062 , 1170. 

(Thomas),  plombier  fontainier, 

97,  98,  243,  244,  387,  388,  520, 


5a 1,  653 , 655 , 770 ,886,998,1105, 
121  4. 

Vitry  fils,  fontainier  à Marly,  no5, 
12l5. 

Vitry  (Marronniers  transportés  de)  à 
Marly,  80 , 368. 

Vivien,  p.  en  pastel,  i3o,  &20,  556, 
55g,  618,  684,  85i,  916,  ioa3, 
1127,  1237. 

Vivien,  sc.  , 619 , 735. 

Vœu  du  Roi  Louis  XIII  pour  l’autel  Notre- 
Dame  (Le),  médaille,  485, 626. 

VomiEN  ou  Voyrin  (Claude),  ter.,  5 10, 
888 , 1000. 

Voiriot,  sc.,  853,  964,  io4g,  1074, 
1101,  n58. 

Voise  (Marais  de  la),  634. 

Voisins  ( Hameau  de),  io4,  io5. 

(Jardin  de),  499,  635. 

(Parc  de) , 676. 
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Voisins  (Rigoles  de),  33,  101,  io4. 

Voitures  pour  le  service  du  Roi,  966. 

Vol  de  trophées  de  bronzes  à Versailles, 
48i,  56o. 

sur  la  route  de  Versailles  à Paris , 

273. 

Voleur  de  trophées  de  bronze  condamné 
à mort,  56o. 

Voltigeant  (Henri),  garde  des  bateaux 
de  Fontainebleau,  70 , i3i,  2i5 , 426 , 
565 , 691,  746 , 806 , 864 , 977, 1029 , 
1086,  n34,  1198,  1245. 

(Jacques),  garde  des  bateaux  de 

Fontainebleau,  281,  4g4,  632,920. 

Voue  dorée  (Rigole  de  la),  11 46,  1200. 

Voyage  de  Logis  XIV  à Fontainebleau, 
276,  396,  399,  421,  558, 56o. 

de  Logis  XIV  à Meudon  , 263. 

aux  carrières  de  Tonnerre , 1160, 

124  1. 
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Voyage  à Rouen  pour  toisés  de  marbres» 
559 , 1026. 

de  dessinateurs,  1076,  1188, 

1240  , 124l. 

de  l’historiographe  des  Bâtiments, 

pour  travailler  à l’histoire  des  Bâti- 
ments, 1024. 

(Frais  de)  des  pensionnaires  de 

l’Académie  de  France  à Rome,  1081. 

pour  achat  de  carpes  pour  Marly, 

988 , 124l. 

pour  arpentages,  io64. 

pour  lever  des  marronniers  d’Inde , 

123g , 1242. 

provoqués  par  un  incendie  à Fon- 
tainebleau, 899, 1024. 

Vrilles  (Fourniture  de) , ioo4. 

Vue  de  l’Orangerie  de  Versailles,  tab. , 
4?. 

Vues  du  château  de  Versailles,  tab.,  618. 


w 


Wleughels  (Nicolas),  élève  peintre,  125  , 267,  4 1 1 . 


X 

Xavier  (Le  père),  procureur  des  Carmes  des  Basses-Loges,  16. 


Yaucourt  (Terre  d’),  de  la  succession  du 
feu  s' Manessier,  19,  192. 

Yvart,  p.  et  dessinateur,  53,  197,  288, 
344 , 349 , 486 , 624 , 739 , 867, 970 , 
1079,  1190,  123g. 

Yvon  (Charles),  couv.,  207. 

(Etienne),  couv.,  25;  sa  veuve, 


Y 

33,  42, 44,  71,  io3,  i38,  i46,  i53, 
167,163,  171,  172,  184,207,213, 
217,  249,  286,  296,  3o8,  317,  328, 
332,  357,  363, 428, 443,  456,  467, 
474,  523,  56g,  586,  698,  609, 6i4, 
696,  705,  715, 725,  730,  810, 823, 
844 , g35 , g58 , io45. 


Yvon  (Georges),  couv.  en  chaume,  84, 
92 , 238 , 387,  1209. 

(Laurent),  couvreur  en  chaume, 

763. 

(Nicolas),  cercelier,  94,  97,  243. 

(Nicolas),  couv.  eu  chaume,  371, 

5i3 , 755, 991, 1097. 


Z 


Zépliire  et  Flore,  groupe  en  plâtre,  734  , 735 , gg4. 
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ANNÉE  1696  : Recette 

Recette  particulière 1 6 

Dépense 31 

Versailles  : Maçonnerie 9.3 

Jardinages  et  terrasses;  fumiers s3 
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Couverture;  menuiserie 9 5 

Serrurerie 96 

Vitrerie;  plomberie;  ouvrages  de  cuivre;  dorure 37 
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Pavé;  ouvrages  de  bronze;  diverses  dépenses 99 

Ouvrages  de  charronnage;  ramonages 3o 

Ouvriers  ajournées 3i 

Environs  de  Versailles  : Maçonnerie 3i 

Terrasses  et  entretien  des  routes 39 

Charpenterie;  couverture 33 

Menuiserie;  serrurerie;  vitrerie 3 A 
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diverses  dépenses 36 
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Entretien  des  couvertures  des  Maisons  royales A3 

Diverses  Maisons  Royales  : Maçonnerie A 9 

Terrasses A3 

Charpenterie  ; couverture;  menuiserie... AA 

Serrurerie A 5 

Vitrerio A6 


Colonnes. 


Pavé;  peinture;  dorure A7 

Sculpture;  ouvrages  de  bronze A8 

Dessins  et  gravure;  marbrerie A 9 

Diverses  dépenses 5o 

Gobelins 5 s 

Jardin  royal. 5 A 

Académie  de  peinture , sculpture  et  architecture  de  Paris. . . 55 
Académie  de  Rome 56 


Loyers  de  maisons 56 

Jardin  de  Toulon 07 

Château  de  Monceaux 57 

Fonds  libelles 58 

Parties  payées  en  augmentation  de  gages 70 

Pépinières  : Fleurs  et  plants  d’arbres 7 A 

Terreau  et  fumiers 75 

Voilures;  labouçs  et  jardinages 76 

Mannequins 77 

Diverses  dépenses 78 

Ouvriers  de  la  pépinière  du  Roule 79 

Pépinière  du  Roidc  : Maçonnerie 80 

Serru  rerie  ; menuiserie 81 

Saint-Germain-en-Laye  : Maçonnerie 81 

Charpenterie;  menuiserie;  serrurerie;  vitrerie;  ou- 
vrages de  bronze;  pavé;  terrasses 83 

Labours 83 

Glacières;  diverses  dépenses;  entretiens 8 A 

Journées  d’ouvriers ?5 

Marly  : Maçonnerie 85 

Jardinages 86 

Terrasses 87 

Voitures;  charpenterie 91 

Couverture  ; menuiserie 93 


Serrurerie;  vitrerie;  plomberie;  ouvrages  de  cuivre.. . g3 


asr. 


94. 
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Pavé;  peinture;  cordages  ; cerceaux ()4 

Mannes  d’osier;  charbon;  ramonages;  sculpture 96 

Marbrerie;  sable  de  rivière;  rocailles;  diverses  dé- 
penses  9^ 

Entretenements  de  Marly  ; journées  d’ouvriers 98 

Château  de  Noisy  : Maçonnerie;  terrasses;  fumier 99 

Charpenterie;  vitrerie;  journées  d’ouvriers 100 

Machine  de  la  rivière  de  Seine  : Maçonnerie 100 

Ouvrages  de  terrasse;  charpenterie 102 

Cuirs;  couverture;  serrurerie io3 

Plomberie;  charbons;  conduites  degrés io4 

Ouvrages  de  cuivre;  vitrerie;  diverses  dépenses. ...  io5 
Journées  d’ouvriers 106 

Fontainebleau:  Maçonnerie;  routes 106 

Labours;  charpenterie;  menuiserie;  serrurerie 107 

Vitrerie;  plomberie;  pavé;  diverses  dépenses 108 

Entretenements;  journées  d’ouvriers 109 

Chambord  : Maçonnerie;  charpenterie;  couverture. ...  110 

Menuiserie;  serrurerie,  vitrerie;  pavé 111 

Diverses  dépenses 112 

Meudon  et  Chaville  : Maçonnerie;  terrasses 112 

Conduites  de  fer  et  autres n3 

Jardinages  ; charpenterie  ; couverture ni 

Menuiserie  ; serrurerie ii5 

Vitrerie  ; plomberie  ; pavé  ; ouvrages  de  cuivre  ; dorure.  1 1 6 
Peinture;  sculpture;  marbrerie;  entretenements. ...  117 

Diverses  dépenses 119 

Journées  d’ouvriers 120 

Rivière  d’Eure  : Appointements  d’employés 120 

Gaffes  par  ordonnances 1 2 1 

Gaffes  d’invalides 126 

Gratifications 127 

Entretien  des  Maisons  royales.-.  1 3o 

Gaffes  d’officiers  et  employés 1 3 3 

État  particulier. 1 3€ 

ANNÉE  1697  : Recette i3g 

Recette  particulière 1 55 

Dépense 161 

Versailles  : Maçonnerie;  terrasses  et  jardinages 1G1 

» Fumiers;  sable  de  rivière;  treillages 162 

Charpenterie;  couverture;  menuiserie 1 03 

Serrurerie  ; vitrerie • 1 65 

Ouvrages  de  cuivre  et  de  bronze;  dorure;  peinture. . 166 
Sculpture  ; marbrerie  ; rocailles  ; pavé  soudure  ; glaces.  1 67 
Charronnage;  ramonages;  vuidanges;  diverses  dé- 
penses.  168 

. Ouvriers  à journée  . 169 


Colonnes. 


Environs  de  Versailles:  Maçonnerie;  terrasses 170 

Charpenterie;  couverture 171 

Menuiserie 172 

Serrurerie 173 

Vitrerie;  plomberie;  grosse  peinture;  pavé 174 

Ouvrages  de  cuivre;  sculpture;  marbrerie;  ramo- 
nages; vuidanges;  conduites  do  fer 175 

Dépenses  extraordinaires  ; journées  d’ouvriers 176 

Entretien  des  routes  et  fossés 177 

Diverses  dépenses 178 

Entretien  des  rigoles  et  aqueducs 179 

Jardins  de  Versailles  et  de  Trianon 17g 

Fontaines  de  Versailles  et  de  Trianon 180 

Gages  d’officiers , matelots  et  gondoliers 181 

Château  de  Compïègne 182 

Diverses  maisons  royales  : Maçonnerie 182 

Ouvrages  de  terrasse;  charpenterie 1 8 3 

Couverture  ; menuiserie. 1 8 k 

Serrurerie 1 85 

Vitrerie 186 

Plomberie;  peinture 187 

Sculpture 188 

Ouvrages  de  bronze;  marbrerie 189 

Diverses  dépenses 191 

Gravure 19^ 

Feux  d’artifice.  — Plomb 19^ 

Gobelins ig5 

Jardin  royal.  — Académie  de  pointure,  sculpture  et  ar- 
chitecture de  Paris 198 

Académie  de  Rome.  — Loyers  de  maisons 199 

Château  de  Monceaux 200 

Jardin  de  Toulon 200 

Fonds  libellés 200 

Parties  payées  en  augmentation  de  gages 2 1 5 

Jardins  et  pépinières  : Arbustes  et  fleurs 218 

Terreaux  et  fumiers 219 

Labours,  plants  et  jardinages. 220 

Osiers  et  mannequins 221 

Diverses  dépenses 222 

Ouvriers  des  pépinières 223 

Maçonnerie 2q4 

Menuiserie  ; serrurerie 220 

Château  de  Saint- Germain  : Maçonnerie;  terrasses; 

charpenterie;  menuiserie;  serrurerie 226 

Vitrerie;  pavé;  labours  et  jardinages;  glacières;  di- 
verses dépenses 227 

Entretenements;  ouvriers  ajournées 228 
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Château  de  Marly  : Maçonnerie 228 

Labours  etjardinages;  terrasses  et  gazons 229 

Menus  ouvrages  de  jardinage 28/1 

Plants,  fumiers  et  voitures 235 

Charpenterie 287 

Couverture;  menuiserie 2 38 

Serrurerie;  vitrerie 239 

Plomberie;  ouvrages  de  cuivre;  pavé;  peinture 24o 

Cordages;  mannes  d’osier;  sculpture 24 j 

Marbrerie;  sable  de  rivière;  rocailles;  diverses  dé- 
penses,  242 

Entretenements;  journées  d’ouvriers 244 

Château  de  Noisy  : Maçonnerie;  jardinages  et  terrasses; 

serrurerie 245 

Menuiserie;  vitrerie;  peinture;  diverses  dépenses; 
journées  d’ouvriers 2 46 

Machine  de  la  rivière  de  Seine  : Maçonnerie 246 

Terrasses;  charpenterie 247 

Cuirs 248 

Couverture;  serrurerie;  plomberie;  vitrerie 249 

Ouvrages  de  cuivre;  diverses  dépenses 260 

Journées  d’ouvriers 25i 

Fontainebleau  : Maçonnerie;  labours  etjardinages;  char- 
penterie  252 

Menuiserie  ; serrurerie  ; vitrerie  ; peinture  ; plomberie  ; 

ouvrages  de  cuivre 2 53 

Pavé;  diverses  dépenses;  entretenements 254 

Journées  d’ouvriers 255 

Chambord  : Maçonnerie 255 

Charpenterie;  couverture;  menuiserie;  serrurerie...  2 56 
Vitrerie;  pavé;  diverses  dépenses 257 

Meudon  et  Chaville  ; Maçonnerie;  terrasses 257 

Labours  et  jardinages 258 

Conduites 269 

Charpenterie;  couverture;  menuiserie 260 

Serrurerie;  vitrerie;  pavé;  ouvrages  de  cuivre  et  de 

bronze 261 

Peinture;  vernis;  dorure;  sculpture;  marbrerie;  di- 
verses dépenses 262 

Entretenements 2 63 

Journées  d’ouvriers 265 

Rivière  d’Eure  : Diverses  dépenses;  appointements  d’em- 
ployés   2 65 

Gages  par  ordonnances 266 

Gages  d’invalides  et  inspecteurs . 271 

Gratifications 272 

Entretien  des  Maisons  royales 277 

Gages  des  officiers  et  employés. . 283 
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Colonnes. 

ANNÉE  1698  : Recette 286 

Dépense  ....'. 3o6 

Versailles  : Maçonnerie 3o6 

Fumiers;  sable  de  rivière 807 

Glacières;  charpenterie;  couverture;  menuiserie. . . . 3o8 

Dosses  de  bateaux;  serrurerie 309 

Vitrerie;  plomberie;  ouvrages  de  cuivre  et  de  bronze.  3io 

Peinture  et  dorure;  sculpture 3n 

Marbrerie  ; rocailles  ; pavé 812 

Diverses  dépenses 3 1 3 

Vuidanges;  ramonages;  ouvriers  à la  journée 3 1 4 

Environs  de  Versailles  : Maçonnerie;  glacières;  terrasses.  3 1 5 

Ti’eillages;  charpenterie 3 1 6 

Couverture  ; menuiserie  ; serrurerie 317 

Vitrerie  ; plomberie  ; peinture 3 1 8 

Pavé;  ouvrages  de  cuivre  et  de  bronze;  sculpture; 

marbrerie  ; ramonages 319 

Vuidanges;  tuyaux  de  fonte  de  fer;  contre-cœur. . . . 320 

Diverses  dépenses 821 

Journées  d’ouvriers 323 

Entretien  clés  jardins  de  Versailles  et  de  Trianon  32-3 

Fontaines  de  Versailles  et  de  Trianon 324 

Gages  d’officiers,  matelots  et  gondoliers 325 

En  treten  emen  ts 326 

Entretien  du  jardin  potager 327 

Château  de  Compiègne 327 

Entretien  des  couvertures  des  Maisons  royales 328 

Eglise  des  Invalides  : Maçonnerie;  peinture;  sculpture. . 329 

Diverses  Maisons  royales  : Maçonnerie 33 1 

Ouvrages  de  terrasse  et  fumiers;  charpenterie;  cou- 
verture  332 

Menuiserie 333 

Serrurerie;  vitrerie 334 

Peinture 335 

Sculpture 336 

Ouvrages  de  bronze  ; marbrerie 338 

Diverses  dépenses. 3 3 9 

Graveure.  — Achat  de  plomb 34 1 

Artifices.  — Gobelins 342 

Jardin  royal  des  plantes 344 

Académie  de  peinture,  sculpture  et  architecture  de  Paris..  345 

Académie  de  Rome 345 

Loyers  de  maisons 346 

Château  de  Monceau 347 

Fonds  libellés 348 

Jardins  et  pépinières  : Arbustes  et  fleurs 


364 
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Fumiers  et  terreaux 305 

Labours  et  plants 366 

Mannequins 367 

Cygnes;  ouvriers  de  la  pépinière  du  Roule  et  des  pé- 
pinières de  Versailles 368 

Maçonnerie;  charpenterie;  menuiserie;  serrurerie; 

plomberie 36g 

Diverses  dépenses 370 

Saint-Gennain-en-Laye  : Maçonnerie;  charpenterie. . . . 370 

Couverture;  menuiserie;  serrurerie;  vitrerie;  pavé; 

terrasses  et  labours 371 

Diverses  dépenses 372 

Entretiens;  journées  d’ouvriers 373 

Marly  : Maçonnerie 373 

Ouvrages  de  ciment;  jardinages  et  terrasses 37 4 

Charpenterie;  couverture 38a 

Menuiserie;  serrurerie 383 

Vitrerie;  plomberie;  ouvrages  de  cuivre;  pavé;  pein- 
ture  384 

Sculpture;  marbrerie;  cordages;  ouvrages  d’osier  et 

graine  d’herbe 385 

Charbon;  ramonages;  sable  de  rivière;  rocailles;  di- 
verses dépenses 386 

Entretenements  ; journées  d’ouvriers 388 

Château  de  Noisy  : Maçonnerie 388 

Jardinages  et  terrasses;  charpenterie;  conduites  de 
grès;  vitrerie;  peinture;  diverses  dépenses;  jour- 
nées d’ouvriers 38g 

Machine  de  la  rivière  de  Seine  : Maçonnerie 3go 

Terrasses;  charpenterie 3g  1 

Cuirs 3ga 

Goudron  et  cordages;  couverture;  plomberie;  serru- 
rerie  3g3 

Charbon  et  huile;  diverses  dépenses 3g4 

Journées  d’ouvriers 3g5 

Fontainebleau  : Maçonnerie  ; labours  et  terrasses  ; char- 
penterie  3g5 

Couverture;  menuiserie;  serrurerie 3g 6 

Vitrerie;  peinture;  plomberie;  pavé;  diverses  dé- 
penses  3g7 

Entretenements 3g8  > 

Journées  d’ouvriers 3gg 

Chambord  : Maçonnerie 3gg 

Ouvrages  de  terrasse;  charpenterie;  couverture 4oo 

Menuiserie;  serrurerie  ; vitrerie;  peinture;  pavé ho  1 

Diverses  dépenses 4o2 

Meudon  et  Chaville  : Maçonnerie;  terrasses  et  jardinages.  4o2 
Conduites  de  fer  et  de  grès;  charpenterie;  couverture; 

menuiserie h ok 

Serrurerie;  vitrerie 4o5 


Colonnes. 


Plomberie;  pavé;  ouvrages  de  cuivre;  peinture;  do- 
rure  4o6 

Rocailles  ; sculpture  ; entretenements 407 

Diverses  dépenses 4og 

Journées  d’ouvriers 4 10 

Rivière  d’Eure 4io 

Gages  payés  par  ordonnances 4i  0 

Gages  d’Invalicles , inspecteurs  et  autres 4 i 5 

Gratifications 417 

Entretien  des  Maisons  royales 422 

Gages  d' officiers  et  employés  suivant  l’état 427 

Etat  particulier 42g 

ANNEE  1699  : Recette 43i 

Recette  particulière 437 

Dépense 44 1 

Versailles  : Maçonnerie 44 1 

Jardinages  et  terrasses;  sable  de  rivière 442 

Glacières;  charpenterie;  couverture;  menuiserie....  443 

Serrurerie 445 

Vitrerie  ; plomberie  ; ouvrages  de  bronze  et  de  cuivre.  446 

Dorure  et  peinture;  sculpture 447 

Marbrerie;  rocailles 44g 

Pavé  ; chaudronnerie  ; glaces  au  tain  ; tuyaux  de  fonte.  45o 
Charronnage;  voitures;  carreaux  de  fayence;  vui- 

danges  ; cordages 45 1 

Diverses  dépenses;  ouvriers  à la  journée 45q 

Environs  de  Versailles  : Maçonnerie 453 

Jardinages  et  terrasses 454 

Treillages;  charpenterie 455 

Couverture;  menuiserie 456 

Serrurerie;  vitrerie hbq 

Plomberie;  peinture  et  dorure 458 

Pavé;  ouvrages  de  cuivre;  sculpture;  marbrerie;  ra- 
monages   45g 

Vuidanges;  diverses  dépenses 4 60 

Ouvriers  ajournées  ; entretenements 462 

Potager  et  jardins  de  Versailles  et  de  Trianon 463 

Fontaines  de  Versailles  et  de  Trianon 464 

Gages  d’ofïiciers,  matelots  et  gondoliers 465 

Entretenements  des  couvertures  des  Maisons  royales 466 

Château  de  Compiègne 467 

Eglise  des  Invalides  : Maçonnerie 468 

Peinture;  sculpture 46g 

Maisons  royales  : Maçonnerie h'jd 

Terrasse;  charpenterie;  couverture h'] h 

Menuiserie;  serrurerie hfib 

Vitrerie 476 
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Glaces;  plomberie;  pavé;  peinture £77 

Sculpture 478 

Ouvrages  de  bronze 48o 

Marbrerie 48 1 

Journées  d’ouvriers;  diverses  dépenses 48a 

Gravures.  — Gobelins  et  la  Savonnerie 485 

Jardin  royal  des  plantes.  — Médailles.  — Académies  de 

peinture,  sculpture  et  architecture  de  Paris 488 

Académie  de  Rome 489 

Loyers  de  maisons 4go 

Château  de  Monceaux 4g  1 

Jardin  du  Roy  à Toulon.  — Fonds  libellés 49a 

Jardins  et  pépinières  : Fleurs  et  arbustes 497 

Labours,  terrasses  et  fumiers 498 

Mannequins 499 

Cygnes;  ouvriers  du  Roule  et  des  pépinières 5oo 

Pépinière  du  Roule  : Maçonnerie;  charronnage;  menui- 
serie; serrurerie;  diverses  dépenses Soi 

Saint-Germain-en-Laye  : Maçonnerie  ; charpenterie  ; cou- 
verture ; menuiserie 5oa 

Serrurerie;  vitrerie;  peinture;  pavé;  terrasses  et  jar- 
dinages  5o3 

Diverses  dépenses;  entretiens 5o4 

Journées  d’ouvriers 5o5 

Marly  : Maçonnerie;  terrasses;  jardinages;  fleurs  et 

voitures 5o5 

Charpenterie;  couverture 5ia 

Menuiserie 5 1 3 

Serrurerie  ; vi  trerie 5 1 4 

Plomberie;  ouvrages  de  cuivre;  pavé;  peinture  et  do- 
rure  5i5 

Sculpture 5i6 

Marbrerie;  diverses  dépenses 5 1 8 

Chandelles;  charbon;  sable  de  rivière;  entretenements.  5a  i 
Journées  d’ouvriers 5a  a 

Château  du  Noisy  : Maçonnerie;  couverture;  jardinages 

et  terrasses 5a 3 

Conduites  de  grès;  serrurerie;  ouvriers  ajournées. . 5a4 

Machine  de  la  rivière  de  Seine  : Maçonnerie 5a4 

Moilons  et  cailloux 5a 5 

Chaux;  sable  et  plâtre;  terrasses 5a6 

Charpenterie;  cuirs  de  Liège  et  autres ba-j 

Goudron  et  cordages;  couverture 5a8 

Vitrerie;  serrurerie;  plomberie 5ag 

Pavé;  charbon;  ouvrages  de  cuivre;  huile  et  pots  à 

brûler  ; diverses  dépenses 53o 

Journées  d’ouvriers 53i 
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Colonnes. 

Château  de  Fontainebleau  : Maçonnerie;  jardinages  et 

terrasses 53a 

Charpenterie;  couverture;  menuiserie;  serrurerie. . . 533 

Vitrerie;  peinture;  diverses  dépenses;  pavé 534 

Entretenements;  journées  d’ouvriers 535 

Château  de  Chambord  : Maçonnerie;  charpenterie 536 

Couverture;  menuiserie;  serrurerie 537 

Vitrerie;  pavé;  diverses  dépenses 538 

Château  de  Meudon  : Maçonnerie  ; terrasses  et  jardinages.  53g 

Conduites  de  fer  et  de  grès;  charpenterie;  couver- 
ture; menuiserie 54a 

Serrurerie  ; vitrerie 543 

Plomberie;  pavé;  ouvrages  de  bronze;  peinture;  do- 
rure  544 

Sculpture 545 

Marbrerie;  entretenements 546 

Diverses  dépenses 548 

Journées  d’ouvriers 

Rivière  d’Eure  : Diverses  dépenses 54g 

Appointements  d’employés 55o 

Gages  payés  par  ordonnances 55o 

Gages  d’invalides , inspecteurs  et  autres 556 

Gratifications 558 

Entretiens  des  Maisons  royales 56a 


Gages  d’officiers  et  employés  par  ordonnances  particulières.  567 
Dépenses  du  château  de  Meudon  payées  des  deniers  de  la 


cassette  de  Monseigneur 570 

ANNEE  1700  : Recette 671 

Recette  particulière 575 

Dépense 583 

Versailles  : Maçonnerie 583 

Jardinages;  fumiers;  terrasses;  sable  de  rivière. . . . 585 
Glacières;  charpenterie;  couverture;  menuiserie.  . . . 586 

Serrurerie;  vitrerie 588 

Plomberie;  ouvrages  de  cuivre  et  de  bronze 589 

Dorure  et  peinture  ; sculpture 690 

Marbrerie 59a 

Pavé;  glaces  au  lain;  tuyaux  de  fonte  de  fer 5g3 

Charronnage;  vuidanges;  ramonages;  diverses  dé- 
penses  5g4 

Ouvriers  à journées 5g5 

Environs  de  Versailles:  Maçonnerie 596 

Ouvrages  de  terrasse;  charpenterie 597 

Couverture  ; menuiserie. . 5g  8 

Serrurerie 699 

Vitrerie;  plomberie;  peinture  et  dorure 600 

Sculpture;  pavé;  ouvrages  de  cuivre  et  de  bronze. . . 60 i 
Marbrerie;  ramonages;  vuidanges;  diverses  dépenses.  60a 
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Journées  d’ouvriers 6o4 

Entretenements 6o5 

Jardins  de  Versailles  et  de  Trianon 6o5 

Fontaines  de  Versailles  et  de  Trianon 606 

Gages  d’officiers , matelots  et  gondoliers 607 

Château  de  Compiègne 608 

Entretien  des  couvertures  des  Maisons  royales 609 

Eglises  des  Invalides  : Maçonnerie 609 

Charpenterie;  serrurerie;  vitrerie;  sculpture 610 

Diverses  Maisons  royales  : Maçonnerie 618 

Terrasses  et  jardinages  ; charpenterie;  couverture.. . 61  k 

Menuiserie  ; serrurerie 6 1 5 

Vitrerie 616 

Plomberie;  pavé;  peinture 617 

Dorure;  sculpture 618 

Ouvrages  de  cuivre  et  de  bronze 619 

Marbrerie 620 

Diverses  dépenses 621 

Ouvriers  à la  journée 622 

Gobelins  et  la  Savonnerie 623 

Jardin  royal  des  plantes 626 

Médailles.  — Académie  de  peinture , sculpture  et  architec- 
ture de  Paris 626 

Académie  de  Home.  — Loyers  de  maisons 627 

Monceaux 629 

Jardin  du  Roy  à Toulon.  — Fonds  libellés 63o 

Remboursements  d’héritages 633 

Jardins  et  pépinières  des  Maisons  royales  : Arbustes  et 

fleurs 634 

Labours  et  terrasses 635 

Mannequins;  diverses  dépenses;  ouvriers 637 
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Glacières;  charpenterie;  couverture;  menuiserie. ...  706 
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Menuiserie 824 

Serrurerie;  vitrerie  ; plomberie 825 
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Pavé;  glaces;  tuyaux  de  fonte;  charronnage 83o 
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Ouvriers  à la  journée 832 

Environs  de  Versailles  : Maçonnerie 832 

Terrasses  et  jardinages 833 

Charpenterie 834 

Couverture;  menuiserie 835 
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Jardins  de  Versailles  et  de  Trianon 84o 

Fontaines  de  Versailles  et  de  Trianon 84i 

Gages  d’officiers,  matelots  et  gondoliers 842 

Château  de  Compiègne 843 

Entretien  des  couvertures  des  Maisons  royales 844 

Église  des  Invalides  : Maçonnerie;  charpenterie;  vitrerie; 

peinture 845 

Sculpture;  marbrerie;  diverses  dépenses 846 

Maisons  royales  : Maçonnerie 846 

Terrasses  et  jardinages;  sable  de  rivière;  charpente- 
rie; couverture 867 

Menuiserie;  serrurerie 848 

Vitrerie;  plomberie;  pavé 84g 

Peinture 85o 

Dorure  ; sculpture 801 
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Marqueterie,  ouvrages  de  cuivre  et  de  bronze;  mar-  ~ “ r~ 

brerie 85-  8 8 • 853 

Diverses  dépenses 85*  8 8*  854 

Ouvriers  à la  journée 85*  8 8*  855 

Graveur  es.  — Gobelins  et  la  Savonnerie 85  8 8*  856 

Jardin  royal  des  plantes.  — Académie  de  peinture,  scalp-  ~ ' 

lure  et  architecture  de  Paris 85  8 81  858 

Académie  de  Rome.  — Loyers  de  maisons 85  8 81  85g 

Château  de  Monceaux 86  8 86  861 

Jardin  du  Roy  à Toulon.  — Fonds  libellés 86  8 86  862 

Remboursements  d’héritages 8g  8(86  868 

Jardins  et  pépinières  des  Maisons  royales  : Arbres  et 

fleurs 86  8(86,868 

Fumiers 86  8(86(869 
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Sculpture 9^3 

Ouvrages  de  bronze 9^5 

Marbrerie  ; graveures  ; diverses  dépenses 966 
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tements d’employés 1017 
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Environs  de  Versailles  : Maçonnerie io52 
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Charpenterie;  couverture io54 
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Plomberie;  peinture;  sculpture;  pavé 1007 

Ouvrages  de  bronze;  marbrerie;  ramonages;  vui- 

danges;  diverses  dépenses i058 

Ouvriers  ajournées;  entretenements  de  rigoles. . . . 1060 

Jardins  de  Versailles  et  de  Trianon 106i 

Fontaines  de  Versailles  et  do  Trianon 1061 

Officiers , matelots  et  gondoliers 1 0G3 

Entretiens  des  couvertures  des  Maisons  royales io63 

Diverses  dépenses io64 

Château  de  Compiègne io65 

Hôtel  royal  des  Invalides  : Menuiserie;  serrurerie io65 

Peinture;  dorure;  sculpture 1066 

Diverses  dépenses 1067 

Maisons  royales  : Maçonnerie;  sable;  charpenterie.  . . . 1067 

Couverture;  menuiserie 1068 
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Plomberie;  pavé;  peinture 1070 
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Ouvrages  de  cuivre  et  de  bronze 1074 

Marbrerie  ; diverses  dépenses 107b 
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Gobelins  et  la  Savonnerie 1078 

Académie  de  peinture,  sculpture  et  architecture  de  Paris. 

— Académie  de  Home 1081 

Loyers  de  maisons  : 1082 


Entretien  des  Maisons  royales 
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Monceaux 
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Gages  d’officiers  et  employés io3o 

Dépenses  du  château  de  Meudon  payées  des  deniers  de  la 

cassette  de  Monseigneur io34 

ANNÉE  1704  : Recette 1037 

Recette  particulière io4o 

Dépense io43 

Château  de  Versailles  : Maçonnerie io43 

Jardinages  et  terrasses;  sable  de  rivière io44 

Charpenterie  ; couverture;  menuiserie io45 

Serrurerie io46 

Vitrerie;  plomberie;  ouvrages  de  cuivre;  dorure.  . . 1047 

Peinture;  sculpture i048 

Marbrerie 10  4g 

Pavé;  ouvrages  de  bronze;  tuyaux  de  fonte  de  fer..  io5o 
Glaces;  diverses  dépenses  ; ouvriers  à journées. ...  io5i 


Jardin  du  Roy  à Toulon.  — Fonds  libellés 108  4 

Pépinières  et  jardins  des  Maisons  royales  : Jardinages. . i 087 
Labours;  fumiers;  mannequins;  pots  de  terre  ; ou- 
vriers  ,088 

Menuiserie 1(>gg 

Château  de  Saint-Germain-en-Laye:  Maçonnerie;  char- 
penterie  1 089 

Couverture';  menuiserie  ; serrurerie  ; vitrerie;  plom- 
berie  1090 

Peinture;  pavé;  terrasses  et  jardinages >091 

Diverses  dépenses  ; entretiens 109  2 

Journées  d’ouvriers 1 09  3 

Château  de  Marly  : Maçonnerie 109  3 

Terrasses  et  jardinages 1094 

Charpenterie;  couverture;  menuiserie 1097 

Serrurerie 1098 


1393  TABLE  DES 

Colonnes. 

Vilrerie;  plomberie;  ouvrages  de  cuivre;  pavé 1099 

Dorure;  peinture 1100 

Sculpture  ; rocailles;  marbrerie 1101 

Cordages  et  clous;  osiers,  cerceaux  et  cercles;  char- 
ronnage  1103 

Charbon;  chandelles;  vuidanges;  ramonages;  di- 
verses dépenses no3 

Entretenements no4 

Ouvriers  à journées 1106 

Château  de  Noisy.  — Machine  de  la  rivière  de  Seine  : 

Maçonnerie 1106 

Matériaux;  ouvrages  de  terrasse 1107 

Charpenterie  ; cuirs;  couverture 1108 

Serrurerie  ; menuiserie  ; plomberie  ; vitrerie  ; pavé . . 1109 
Ouvrages  de  cuivre;  huile  et  pots  à brûler;  cor- 
dages ; charbon  ; diverses  dépenses 1110 

Ouvriers  à journées 1111 

Château  de  Fontainebleau  : Maçonnerie;  ouvrages  de 

terrasse  et  jardinages  ; charpenterie 1112 

Couverture  ; menuiserie  ; serrurerie  ; vitrerie 1 1 1 3 

Peintures  ; sculpture  ; marbrerie  ; pavé  ; entretiens . . 1 1 1 h 

Diverses  dépenses m5 

Journées  d’ouvriers 1116 

Château  de  Chambord  : Maçonnerie  ; pavé  ; charpenterie.  1 1 1 6 


Couverture;  vitrerie;  menuiserie;  serrurerie;  di- 


verses dépenses 1117 

Château  de  Meudon  : Maçonnerie;  terrasses  et  jardi- 
nages  1118 

Conduites  de  fer  et  de  grès  ; couverture  ; menuiserie.  1119 
Serrurerie;  vitrerie;  pavé;  peinture;  ouvrages  de 

cuivre  ; sculpture;  marbrerie 1 120 

Entretiens 1121 

Diverses  dépenses 1122 

Rivière  d’Eure 1122 

Appointements  d’employés 1123 

Appointements  d’inspecteurs  et  Invalides 1127 

Gratifications 1128 

Entretiens  des  Maisons  royales 1 13 1 

Entretiens  de  Fontainebleau 1 1 3 3 

Gages  d’ officier  s et  employés 1 1 35 

Dépenses  du  château  de  Meudon  payées  des  deniers  de  la 

cassette  de  Monseigneur 1 1 38 

ANNEE  1705  .-Recette n4t 

Recette  particulière 1 1 46 

Dépense 1 1 5 1 

Château  de  Versailles  : Maçonnerie 1 1 5 1 

Terrasses  et  jardinages 1 1 5a 


MATIÈRES.  1394 

Colonnes. 

Sable  de  rivière  ; charpenterie 1 1 53 

Couverture;  menuiserie;  serrurerie 11 54 

Vitrerie;  plomberie 1 1 55 

Ouvrages  de  cuivre;  dorure;  peinture n 56 

Sculpture 1157 

Marbrerie 11 58 

Pavé;  ouvrages  de  bronze;  tuyaux  de  fonte;  charron- 
nage; ramonages 1159 

Vuidanges  ; diverses  dépenses  ; ouvriers  à la  journée.  1160 

Environs  de  Versailles  : Maçonnerie 1161 

Terrasses  et  jardinages 1162 

Treillages 11 63 

Charpenterie;  couverture;  menuiserie 1 1 64 

Serrurerie 11 65 

Vitrerie;  plomberie;  peinture 1166 

Dorure;  pavé;  marbrerie;  vuidanges;  ramonages; 

diverses  dépenses 1167 

Ouvriers  à journées 1 1 68 

Entretien  de  rigoles 1169 

Jardins  de  Versailles  et  de  Trianon 1169 

Fontaines  de  Versailles  et  de  Trianon 1170 

Officiers , matelots  et  gondoliers 1171 

Po  tager  du  Roy 1172 

Entretien  des  couvertures  des  Maisons  royales 1173 

Diverses  dépenses 1173 

Château  de  Compiègne 1173 

Eglise  des  Invalides  : Maçonnerie;  charpenterie '.  1174 

Menuiserie;  serrurerie;  vitrerie;  peinture 1175 

Dorure;  sculpture 1176 

Ouvrages  de  bronze;  pavé;  marbrerie 11 77 

Graveure;  diverses  dépenses;  ouvriers  à la  journée.  1178 
Maisons  royales:  Maçonnerie;  sable  de  rivière;  fon- 
taines et  terrasses 1 1 79 

Charpenterie;  couverture;  menuiserie 1180 

Serrurerie  ; vitrerie 1181 

Plomberie;  pavé;  peinture 1182 

Sculpture 11 83 

Moules  ; ouvrages  de  bronze  et  de  cuivre 1 1 85 

Marbrerie 1186 

Graveure;  ramonages;  vuidanges;  ouvriers  à jour- 
nées  1187 

Diverses  dépenses 1188 

Gobelins  et  la  Savonnerie 1189 

Jardin  royal 1191 

Académies  (T architecture , peinture  et  sculpture  de  Paris.  1192 

Académie  de  Rome.  — Loyers  de  maisons 1193 

Monceaux 1196 

Fonds  libellés 1196 


1395 


COMPTES  DES  BÂTIMENTS  DU  ROI.  139G 


Colonnes. 

Jardins  et  pépinières  des  Maisons  royales  : plants  et  jar- 


dinages  1200 

Fumiers;  diverses  dépenses 1201 

Ouvriers;  mannes  d’osier 1202 

Châteaux  de  Saint -Germain- en -Laye  : Maçonnerie; 

charpenterie;  couverture;  menuiserie;  serrurerie.  1203 
Vitrerie;  peinture;  pavé;  jardinages  et  terrasses. . . 1204 
Diverses  dépenses;  ouvriers  à journées;  entretiens.  120B 

Château  de  Marly  : Maçonnerie 1206 

Terrasses  et  jardinages 1207 

Plants  et  fleurs » • 1208 

Charpenterie  ; couverture  ; menuiserie 1 209 

Serrurerie 1210 

Vitrerie  ; plomberie  ; cuivre  et  bronze  ; pavé 1211 

Peinture 1212 

Dorure  ; sculpture  ; rocailles  ; marbrerie  ; cordages. . 1 2 1 3 

Osiers;  entretenements 121 4 

Diverses  dépenses 1215 

Ouvriers  à journées 1216 

Château  de  Noisy 1217 


Machine  de  la  rivière  de  Seine  : Maçonnerie  ; terrasses. . 1217 
Chaux  et  plâtre;  charpenterie;  menuiserie;  cuirs..  1218 
Couverture;  serrurerie;  plomberie;  huile  et  pots  à 


brûler;  vitrerie 1219 

Pavé;  ouvrages  de  cuivre;  diverses  dépenses 1220 

Ouvriers  ajournées 1221 

Château  de  Fontainebleau:  Maçonnerie;  terrasses  et 

routes;  charpenterie 1221 

Couverture;  menuiserie;  serrurerie;  vitrerie 1222 

Plomborio  ; peinture  ; marbrerie  ; pavé iaa3 

Diverses  dépenses;  entretiens 122 k 

Ouvriers  à journées 1225 

Château  de  Chambord  : Diverses  dépenses  ; maçonne- 
rie; pavé 1225 

Charpenterie;  couverture;  vitrerie;  menuiserie....  1226 
Serrurerie 1227 

Châteaux  de  Meudon  et  de  Chaville  : Maçonnerie  ; ter- 
rasses et  jardinages 1227 

Couverture;  charpenterie 1228 


Colonnes. 


Conduites  de  fer  et  de  grès;  menuiserie;  serrurerie.  1229 
Vitrerie;  pavé;  peinture;  sculpture;  diverses  dé- 
penses  12  30 

Entretiens i23i 

0 u vriers  à j our nées 1232 

Rivière  d’Eure 1232 

Appointements  d’employés 1232 

Appointements  d’inspecteurs  et  Invalides 1237 

Gratifications 1238 

Entretiens  des  Maisons  royales 1 2 â 2 

Entretiens  de  Fontainebleau 1244 

Gages  d’ojficiers  et  employés 12^7 

RÉCAPITULATION  DES  SOMMES  DÉPENSÉES  DANS 

LES  BÂTIMENTS  DU  ROI  DE  1696  Â 1705 1203 

Château  de  Versailles 1254 

Environs  de  Versailles 1254 

Jardins  de  Versailles  et  de  Trianon;  Jardin  royal; 
Invalides;  Compiègne;  Monceaux;  Noisy;  Cham- 
bord, etc 12  56 

Château  de  Saint-Germain 12.56 

C hàteau  de  Marly 1258 

Château  de  Fontainebleau 1258 

Châteaux  de  Meudon  et  de  Chaville 1260 

Machine  de  la  rivière  de  Seine 1260 

Diverses  maisons  royales 1262 

Académies  ; Gobelins  ; graveure  ; loyers  de  maisons  ; 

fonds  libellés;  gages  d’officiers 1262 

Pépinières;  fleurs  et  plants  d’arbres;  remboursement 

d’héritages 1264 

Récapitulation  des  dépenses 1264 

LISTE  DES  ARTISTES,  LITTÉRATEURS  ET  SA- 
VANTS NOMMÉS  DANS  LES  COMPTES  DES 
BÂTIMENTS  DE  1696  À 1705 1267 

TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  COMPTES  DES  BÂTI- 
MENTS DE  1696  À 1705 1271 

TABLE  DES  MATIÈRES 1873 


FIN  DU  TOME  QUATRIÈME. 


GETTY  CENTER  LIBRARY  MAIN 

N 5262  L77  C73 

v.4  c.  1 Gulffrey,  Jules  Mari 

Comptes  des  bcatiments  du  roi  sous  le  re 


3 3125  00358  3610 


